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AVERTISSEMENT
Le premier volume des Comptes des Bâtiments sous le règne de Louis XIV comprenait les dépenses de 1 664 à 1680 inclusivement, en tout dix-sept années; celui-ci va de 1681 à 1687 seulement. Cette différence s'explique par le développement que reçoivent les comptes à partir d’une certaine date. Tandis qu'un seul registre par année suffit aux dépenses du commencement du règne, deux sont nécessaires en 1684, et trois à partir de 1685. Ainsi, les huit exercices dont nous présentons 1e1 la comptabilité occupent quatorze registres. Le budget annuel des Bâtiments atteint son chiffre le plus élevé en 1 688 et décline sensiblement à partir de 1689 et surtout de 1690.
Dans le courant de 1681, il est dépensé un peu plus de 6 millions; le total augmente d'un million en 1 682, atteint près de 8 millions en 1684 ct arrive à plus de 13,900,000 livres en 1685. C’est le maximum pour la période qui nous occupe. Les tableaux récapitulatifs qui accompagnent le présent volume permettront de saisir rapidement Îles fluctuations des dépenses et les causes d'augmentation ou de diminution.
Ces tableaux montrent que, sur les 57 millions et demi, en chiffres ronds, auxquels s'élève la dépense totale de nos huit années, 24 millions environ sont consacrés aux divers bâtiments de Versailles et dépendances. La machine de Marly ou de la rivière de Seine absorbe 3 millions, les travaux de la rivière d'Eure et de l'aqueduc de Maintenon exigent près de 6 millions: soit en tout une somme de 33 millions pour les constructions, jardins et eaux de Versailles. On remarquera de plus que la dérivation des eaux de l'Eure est entreprise quand on se prend à douter des résultats qu’on attendait de la machine de Marly. Les frais des autres maisons royales n'arrivent pas à beaucoup près à un chiffre aussi élevé. Le château de Marly, alors la résidence préférée du Roi, coûte bien près de
3 millions, tandis que celui de Saint-Germain demande moins de » millions. On emploie 1,200,000 livres aux bâtiments du Louvre, 800,000 à l'église des [nvalides, dont la construction avance rapidement, 650,000 à Fontainebleau, et 760,000 aux Gobelins. Deux chiffres, par leur importance, doivent attirer l’attention : celui des fonds libellés, s’élevant à 7,100,000 livres, et celui des parfaits payements, qui monte à plus de 2 millions et demi. Ce dernier chapitre n’a pas besoin d'explications; il comprend, son titre l'indique, des créances arriérées soldées après un délai plus on moins long. Sous le titre vague de fonds libellés sont groupées les dépenses les plus diverses, qui, pour une bonne part du moins, auraient pu trouver place sous d’autres rubriques. C’est ainsi qu'on y rencontre une somme de 450,000 livres appliquée au canal du Languedoc, à côté de 200,000 livres employées en achats de marbres, et aussi l'entretien du jardin à fleurs de Toulon, la pension du peintre Van der Meulen, les acquisitions de terres et d'héritages, I y aurait eu de graves inconvénients à modifier l’ordonnance des comptes originaux. La table alphabétique rapprochera suflisamment les objets de même nature épars dans différents chapitres.
Comme dans le précédent volume, nous avons mis tous nos soins à rendre cette table alphabétique aussi complète, aussi détaillée que possible. À côté des noms de personnes ou de lieux, les renvois pouvant faciliter les recherches dans quelque sens que ce soit ont été multipliés. Les articles de Versailles, de Fontainebleau, de Saint-Germain, de Marly présentent une étendue exceptionnelle; il ne saurait en être autrement. On y frouvera résumés méthodiquement tous les détails concernant les diverses parties de ces résidences royales.
Un moment, nous avions hésité à comprendre dans la table les noms de vulgaires manouvriers, de terrassiers ou d'employés infimes, tels que les invalides préposés à la garde des travaux de la rivière d'Eure. Mais où s'arrêter dans cette voie d'éliminations ? Pourquoi ne pas supprimer aussi les simples artisans, maçons, serruriers, paveurs et autres ? Est-il bien certain que ces humbles travailleurs n’intéressent personne ? Ne retrouve-t-on pas parfois dans les classes les plus humbles de la société l'origine de certaines familles illustrées par les talents de quelques-uns de leurs membres ? Plusieurs des Gabriel ont été entrepreneurs de maçonnerie, et leurs descendants brillent au premier rang parmi les architectes français. L'André Mazière qui a édifié la plus grande partie du château de Versailles a laissé son nom à une des rues de la ville: il occupait donc une certaine situation parmi ses contemporains. Le paveur Léonard Aubry a travaillé
AVERTISSEMENT. il
pour lIllusire Théâtre et figure parmi les créanciers de Molière dès 1643. Aussi nous a-t-il semblé qu'une table comme la nôtre perdrait son principal mérite si elle n’était pas absolument complète. Les suppressions, quelque spécieuses que soient Îles raisons à invoquer en leur faveur, sont toujours suspectes d'arbitraire. Nous avons donc plutôt multiplié que restreint les articles et les renvois, conformément au plan suivi dans le premier volume. De même, pour le classement des noms propres portés par différentes personnes et pour la division du long article relatif à Versailles, nous avons suivi Îles règles précédemment adoptées.
Les notes sont ici, comme par le passé, réduites au strict nécessaire. Sauf un petit nombre de cas, lorsqu'il s’agit par exemple d'expliquer un terme tombé en désuétude, les annotations mentionnent surtout les renseignements donnés par le compte même, notamment les diverses orthographes du même nom. Nous avons évité de parti pris les citations et les rapprochements que pouvaient fournir en abondance les mémoires contemporains, surtout le journal du marquis de Dangeau. De pareils commentaires nous eussent entraîné trop loin.
Sans entrer dans le détail des registres de 1681 et des années suivantes, nous appellerons l'attention du lecteur sur le chapitre de la sculpture. Il prend, durant cette période, une extension considérable, La liste des statues commandées pour la décoration des bosquets et des fontaines de Versailles n'occupe souvent pas moins de la moitié d’un registre. Les acquisitions de marbres antiques, de médailles et d'objets d'art, soit en Italie, soit dans d’autres pays, se multiplient aussi à partir de 1681. C'est encore le moment où sont exécutées les grandes et belles pièces d’orfèvrerie détruites peu d'années après pour les besoins de la guerre. On en trouve la description détaillée dans l/nventare du mobiher de la couronne sous Lous XIV, récemment publié. Ces divers éléments rapprochés, coordonnés, fourniraient de précieux éclaircissements sur les origines et l’histoire de nos collections nationales. Nous espérons mettre prochainement en lumière quelques-uns des faits nouveaux révélés par nos Comptes.
Pendant la période comprise entre les années 1681 et 1688, survient un changement considérable dans l'administration des Bâtiments du Roi et de tous les services qui en dépendent. Colbert cède la place à Louvois; par suite, tous les protégés du grand ministre sont frappés de disoräce. Charles Le Brun lui-même, malgré ses éminents services, est laissé de côté.
Les historiens racontent presque tous une anecdote qui aurait précédé et
préparé cette révolution de palais. Mais bien peu d’entre eux connaissent et citent l’auteur qui nous a laissé le récit de l'aventure.
On lit dans les curieux mémoires que Gharles Perrault, premier commis des Bâtiments sous Colbert, écrivait pour ses enfants et qui ne virent le jour qu’en 1797, les lignes suivantes :
« En l'année 1667 (la date est évidemment erronée, comme on l'établira plus loin), le Roi alla visiter les fortifications que M. de Louvois avoit fait faire à diverses places du royaume. Sa Majesté en revint très satisfaite, mais surtout du peu qu'elles avoient coûté par rapport à la grandeur et à l'étendue des ouvrages que M. de Louvois n’avoit pas manqué d'exagérer. Au retour, il dit à M. Colbert : Je viens de voir les plus belles fortifications du monde et les mieux entendues: mais ce qui ma le plus étonné, c’est le peu de dépense qu’on y a faite, D'où vient qu'à Versailles nous faisons des dépenses effroyables, et nous ne voyons presque rien d'achevé? Il y a quelque chose à cela que je ne comprens point. — M. Colbert fut vivement blessé de ce reproche, et, quoiqu'il rendit au Roi de très bonnes raisons de la différence qui se trouvoit entre les ateliers d'armée, où les soldats ne reçoivent qu'une très petite paye, et les ateliers de Versailles, où l’on paye de fortes journées aux paysans qui ÿ travaillent, etc... , il crut que ce monarque avoit été prévenu sur cet article et qu'’assurément on lui avoit fait entendre qu'on payoit trop cher tout ce qui se faisoit à Versailles. . . » À la suite de cette aventure, Golbert prit le parti de mettre les travaux de Versailles en adjudication,
ce qui rendit la besogne du premier commis des Bâtiments si pénible et si ingrate,
que Perrault quitta le service du Roi.
Dans son Histoire de Colbert, M. Pierre Clément, faisant allusion à l’anecdote qu'on vient de rapporter, paraît douter de la véracité de l'écrivain. Cependant, le témoignage d’un contemporain, d’un témoin, mérite, semble-t-il, quelque confance. Si l'on tient compte des graves conséquences qu'entraîna l'incident pour le premier commis, il est encore plus difficile d'admettre qu'il ait reproduit à la légère des bruits de cour ne reposant sur aucun fondement. D'ailleurs, Perrault écrivait pour sa famille, non pour le public, et cette circonstance seule serait encore un page sérieux de sincérité.
Que le fait rapporté dans les Mémoires se soit passé en 1667, au temps de la toute-puissance de Colbert, c'est ce qu'il est impossible d'admettre. Au surplus, Perrault ne quitta l'administration que bien après cette époque. Il y a donc là une erreur de date évidente, qui a sûrement nui, auprès des historiens sérieux,
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à l'authenticité même de l’anecdote. Mais, quand on se rappelle que c'est en 1757 seulement qu'un éditeur de rencontre a publié les souvenirs du premier commis de Colbert, l'erreur, fidèlement reproduite dans les éditions postérieures, s'explique d'elle-même par la négligence du copiste ou de l'imprimeur, et ainsi des événements, inadmissibles en 1667, deviennent assez vraisemblables dix ou douze ans plus tard, après la paix de Nimègue, quand le roi s'occupait précisément d'assurer la défense de ses conquêtes par d'importants travaux de fortification. |
Si nous avons insisté aussi longuement sur ce passage des Mémorres de Perrault, c'est qu'il fournit peut-être l'explication d'un certain trouble dans l'administration et la comptabilité des Bâtiments, trouble qui devient sensible surtout à partir de 1681. Jusque-là, les travaux comme les pensions sont soldés avec régularité : peu ou point de retards; tandis que pendant les derniers temps de la vie de Colbert, les entrepreneurs ne reçoivent que des acomptes, et attendent plusieurs années l'entier payement de leurs créances. Est-ce à la même cause qu'il faut attribuer une modification notable apporté en 1681 au système de comptabilité? Nous ne serions pas éloigné de l'admettre. Auparavant, en effet, toutes les dépenses sont comprises sous la même rubrique. Le registre de 1681 établit une distinction, assez subtile au premier abord, entre les ordonnances et les ordres de payement, distinction supprimée au bout de quelques années, sans doute comme superflue. Nous nous sommes demandé dans quelle intention eût été introduite cette complication d’écritures, sinon pour essayer de parer aux difficultés résultant de la pénurie du trésor. Peut-être avait-on multiplié les formalités afin de retarder l'acquittement des dettes exigibles, et le créancier de l'État, après avoir obtenu son ordonnance de payement, se trouvait-il encore dans la nécessité de solheiter un ordre, délivré seulement quand les rentrées permettaient à la caisse royale de faire face à ses obligations. Nous ne saurions expliquer autrement les nouveaux errements introduits dans la comptabilité en 1681 pour disparaître peu de temps après. Ces mesures ne donnèrent probablement pas les résultats espérés, car on y renonça très vite.
Tous les articles inscrits à la colonne des ordres figurant déjà dans celle des ordonnances, bien plus complète que l'autre, nous n'avions à tenir compte que de cette dernière; c'est ce que nous avons fait. Il nous a paru nécessaire toutefois de-noter en passant cette dérogation passagère aux anciens usages.
Après quelques années de tâtonnements, les comptes reprennent donc leur
vI COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROIL.
ancienne allure. Hs présentent, sous la ferme administration de Louvois, une remarquable régularité. Toutefois, les additions ne sont Jamais portées à la fin des chapitres. Cette lacune donne à supposer qu'il existait d’autres livres de comptabilité mentionnant les totaux des dépenses; sans quoi, le ministre et ses commis n'eussent jamais connu l'état exact des ressources du Trésor.
Les explications présentées en tête du premier volume nous dispensent d’entrer dans de plus longs développements. Pour tout ce qui concerne la description matérielle et la cote des registres de 1681 et des années suivantes, on pourra se reporter aux renseignements fournis au début de cette publication.
BÂTIMENTS DU ROL
RECEPTE
Par estat du 21 décembre 1680, il a esté fait fonds pour les bastimens, ornemens, réparations et entretenemens des Maisons Royalles pendant l’année 1681, de la somme de 2908610 9° 2° ainsy qu'il suit :
Comptant au trésor royal, en douze mois 1681 égallement, à raison de 240000 par chacun. 2880000
Au dernier décembre 1681....... 286108 9° 2°
AU TRÉSORIER DES BASTIMENS
PREMIÈREMENT
Pour l'achèvement de la grande aisle du costé de T'O- 1041151 Pour achever les ouvrages de maçonnerie et graisserie du revestement de la chaussée de l'Isle Royalle. 10000 Pour les ouvrages nécessaires de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie et autres pour achever
raNgerie. s es. srderersosesesee à
la salle de le Ghapité 2216: ne ir 27hoott Pour les ouvrages de marbre pour achever l'escalier de la Reyne, par estimation. ........ CEE pre 25000
Pour le transport des terres pour l'achèvement de la grande pièce d’eau au-dessous de l’Orangerie, près Le Po-
tagen ii OR Ne at e . 6ooooït
Pour le transport des terres nécessaires pour remplir le Potager, et le mettre en estat d’y planter, pour y faire 35000!
Pour achever de porter les terres pour former le mail, le dresser, mettre et battre la terre de salpestre, ensemble la charpenterie des costez, par estimation. ...
un perron de maçonnerie, par estimation... .
20104 Pour achever la maçonnerie, conroy et autres ouvrages de la pièce d’eau sous la fontaine du Dragon.. Aoocooft Pour l’achèvement des ouvrages de maçonnerie, marbres, menuiserie, sculpture, peinture, glaces et bronze à faire dans la grande gallerie, par estimation. . 140000 Pour la continuation des ouvrages à faire aux aqueducs sous la montagne de Roquancourt pour les eaux bonnes à boire et les amener à Versailles... .......... hooooï Pouf la continuation de ceux qui se font pour amener les eaux bonnes à boire du Chesnay dans la ville et dans le chasteau, par estimation. ............ .. 17000! Pour le restablissement de tous les plans et les nouveaux à faire, tant dans les parcs de Versailles que dans toutes les avenues, par estimation. ......... 30000ot Pour achever les ouvrages de maçonnerie, serrurerie, rocailles, plomberie, à faire à la fontaine d’Apollon et à Salle: die bal. 4. 15716 RATE He . 22000 Pour achever les réservoirs, rigolles et autres ouvrages à faire pour la conduite des eaux des étangs des Grais- EN ES LOUE ERA LA A À EAP OR MALE 2e DA LE 20000 Pour les quatre groupes de figures qui doivent estre sur les grands piédestaux des portes de la cour et avantcout'du chasteau.s! ot" ia ent 800ott
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Pour les ouvrages à faire pour achever le chasteau et le jardin de Clagny, à compte. 20000 Pour les acliats de terres des eslangs, rigolles et autres ouvrages, ensemble pour toutes les jouissances des bois 200000 Pour les gages des jardiniers, fontainiers, meusniers ,
rocaïlleurs et autres. a ET
reservez, par eslimation. ...
80000 Pour les appointements et solde des officiers et matelots qui servent sur les vaisseaux estans sur le canal de Versailles, par estimation. ..... 2 ” Pour les dépenses extraordinaires des jardins, ouvriers extraordinaires, fumiers, pois, vazes et arrousages, par estimation Pour l’entretenement des jardins potagers et autres
de Clagny et Glatigny 16000!
Total du fonds pour Versailles. 1911655
ARC DE TRIOMPHE ET AUTRES DÉPENSES
Pour la continuation de l'élévation de l'Arc de triom- ‘+. 90000
Pour les ouvrages des manufactures de tapisserie, tapis et autres ouvrages des Gobelins et de la Savonnei HA) P60000N 8000!
Pour l’entretenement de l’Accadémie des Sciences et gratiflications des gens de lettres
Pour les graveures de planches
Pour les gages des officiers des Bastimens et préposez aux ouvrages ..... 220000 Pour l'entretenement des Accadémies de peinture, sculpture et architecture de Paris et de Rome. 4oooott Pour l’entretenement du Jardin Royal et des officiers qui y seront 24000
Pour lentretenement des couvertures des Maisons
SAINT-GERMAIN, MARLY ET AUTRES MAISONS ROYALLES
Pour achever le nouveau jardin de Saint-Germain et la grille qui le doit fermer
Pour les dépenses extraordinaires des entretenemens du chasteau de Saint-Germain
Pour achever la pompe du moulin de Palfour. 6Gooott
Pour la continuation des ouvrages à faire aux pavillons et dépendances de Marly... 2000008
Pour les réparations à faire au Palais-Royal, Mon-
ceaux, Vincennes, Madrid, parc de Boulogne, le Val, Compiègne, Chambord et Blois... 20000
Pour employer à compte de ce qui est deub aux ouvriers qui ont travaillé les années précédentes. 100000!
Pour les ouvrages à l’éplise des Invalides. 100000! & 8 H66000tt
TAXATIONS.
Pour les laxations du s' pe LA PLaxcne, trésorier général desd. Bastimens, de la somme de 28746551, à quoy montent les dépenses desd. bastimens mentionnés au présent eslat, à raison de 2 deniers pour livre, la somme de... 2 239554 9° o4
Total du contenu au présent estat. 2908610 9° 2°
FONDZ LIBELLEZ.
18 janvier 1681 : du s° nu Merz, garde du trésor royal, la somme de 7560t 5° pour délivrer au s° Mosxier, sçavoir : 6560 5° pour remboursement de l’achapt qu'il a fait de divers animaux en Levant, et pour leur nouriture et voiture dans la ménagerie de Versailles, et 1000 de gratiffication, et 634 pour les taxalions. . 7623 5°
8 mars: dud. s° nu Merz, pour délivrer aux $° Frangois et Bas, directeurs de la compagnie du Sénégal, pour 969 nègres qu'ils ont fait apporter dud. Sénégal dans les isles de l’Amérique, à 10 chacun, suivant l’arrest du Conseil du 25 mars 1679, et 80h 15° pour les taxations 9770! 15°
8 avril: dud. s° nu Merz 14300 pour délivrer aux s® pe LA Rocngroucaurr et ps LA VARENNE pour leur rem-
du trésorier
boursement du prix d’une maison et jardin sçis à Fontainebleau, appelez la Vieille Poste, acquise au proffit du Roy, suivant le contract passé le 26 mars 1681, et 144198 3° 4%
19 avril : dud. s pu Merz, la somme de 37000 pour
1194 3° 4% pour les taxations
délivrer à la demoiselle n'Auuonr pour remboursement du prix principal de la vente d’une place contenant 54 Loises et demie, sur laquelle il y avait deux escurieset des remises de carosse, dépendantes de l’hostel d’Aumont, rue des Poulies, comprises dans le dessein du Louvre, suivant le contract passé par Beauvais, le 18 aoust 1676, et 308# .. 373084
15 avril : de luy, la somme de 3210 pour délivrer aux 8° François et Bars, directeurs de la compagnie du Sénégal, pour 321 nègres qu’ils ont fait apporter dud. Sénégal dans les isles de la Martinique et de la Tortue,
pour les taxations.
hénte he. + de né nt rt he és dus: ntm Le 2
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pendant 1680, à 104 chacun, suivant l’arresi du Conseil du 25 mars 1670, et 26% 15° de taxations, 3236 15°
26 avril : de luy, la somme de 12000 pour délivrer à Suzanne Gurzun, veuve et donnataire mutuelle de Craune Baux et Miouez Bazun, son frère, uñique héritier, pour le prix d’une maison prez la grande galerie du Louvre, bastie sur une place de soixante toises qui appartenait au Roy, et 100 pour les Lam ONS HT en Nes 12100!
10 may : de luy, la somme de 216806K 6° 4 pour délivrer au s° Fonmonr, banquier, pour les marbres de Carrare, des Pirennées et de Languedoc qu’il a fournis
pour les Maisons Royalles, et 18061 14° 54 pour les taxa"
one ut bite Dob du eRDEe 2186134 0° 9° (Comptant au trésor royal en juin, octobre, no-
vembre également. .........
En décembre 1681.,..:.......
20 may : dud. s’ pu Merz, la somme de 22000 pour délivrer au s' Le Brun, premier peintre du Roy, par gratification. et 1834 6° 8% de taxations. . ... 221834 6° 8°
10 juin : de luy, la somme de 3000! pour délivrer au s' Le Nosrre, par pralification pour 1680, à cause du service qu’il rend dans les Maisons Royalles, et 254 pour
De luy, la somme de 15000! pour employer aux réparations du Val-de-Grâce, et 1254 de taxations. 15125
les laxations , .. ... .. à SU LEE LR à RE
21 juin : de luy, la somme de 690000! pour divers ouvrages que S. M. a ordonné estre faits pendant la présente année, non compris en l’estat cy-devant expédié;
Sçavoir :
Pour les fondemens et eslévation de huit pieds au-dessus du rez-de-chaussée de quatre pavillons aux quatre ailes du chasteau de Saint-Germain ..... .. 200000!
Pour le bâtiment à faire prez du grand escalier de Versailles jusque à la grotte, pour servir de chapelle. 3000 où
Pour l'achèvement de la Vennerie et autres ouvrages à faire à Fontainebleau.......... Là 4 nie st 01 19000 ON
Pour l'achèvement des ouvrages de Chambord, et le bastiment des escuries pour trois cents chevaux. hLooooï
Pourachever la grande pièce d’eau au-dessous de l’Oran-
gerie, outre Gooooït de fonds fait.......... koooo! Pour les parfaits payemens de tous les ouvrages faits les années dernières ...........,. PREND 0000!
Pour continuer les ouvrages des Graissetz, Marottes et Vaucresson 448 ie N 5 EUR HD HE taure hoooot Pour ceux de Clagni, outre 20000! de fonds fait...
Pour la balustrade d'argent pour la chambre du 90000
ss...
Pour les taxations desd. 690000, à 2° par livre. .
sonne nn so
(Comptant au trésor royal en juillet, aoust, septembre, octobre et novembre égallement , à raison
de 1200001 par mois.......... . 6ooooott Et en décembre.....,...:......... 95750tt 695750!)
De luy, pour délivrer au s’ Le Mosxier pour achapts d'animaux en Levant, taxations comprises. . 7782 8° 4° De luy, pour dellivrer au s° Henry, trésorier général des galères, pour remboursement de ce qu’il a payé aud, s° LE 10084 6° 8° 21 juin : dud. s° ou Merz, la somme de 20000 pour
Mosxier pour idem, taxations comprises. . .
délivrer au s° Mansarp, pour bastir une maison sur la place que S. M. luy a donnée à Versailles, et 1661 13° l° 20166# 13° 4° De luy, la somme de 20000 pour délivrer au s' Le
pour FL D) GONE NA COR SAR AAA FANS AA
Brun, premier peintre du Roy, pour idem, et 1 664 13° 4°
pour les Tax atlons 5.0 Dose: AOLOON 19: h4
(Comptant au trésor royal ez mois de juillet, aoust,
septembre et octobre 200001 égallement, et le surplus en novembre.)
94 janvier 1681 : de luy, 76235, sçavoir: 7960 5° pour dellivrer au s’ Mosxier, dont 656ott pour son remboursement de l’achapt de divers animaux en Levant, pour leur nourriture el voiture dans la mesnagerie du chasteau de Versailles au mois de novembre dernier, 1000 par gralification, et 63h de taxations.."..... 7623 5°
27 may: de luy, la somme de 3000 pour délivrer aux Pères de la Mission establis à Fontainebleau pour les six premiers mois de leur subsistance. ....... 3ooot
30 juin : dud. s° ou Merz 45375", pour délivrer, sçavoir : 4A5oooë au s° Recnaucr, tuleur de M. ie duc pe Cnoiseu, pour le prix principal de l'hostel de Choiseul 45375:
17 may: de luy, pour délivrer au s' Penir, prieur de Choisy-aux-Bœufs, pour l'indemnité des dismes des terres dud. prieuré comprises dans le parc de Versailles, et 21698 13° 6°
26 juillet : de luy, 7650 10° 3* pour délivrer au s' x Lugerr, pour remboursement de fleurs pour les Maisons Royalles, y compris 63 10° pour les taxa- Dane LA Se dou deb sn das dot 7650 10° 3°
sciz à Versailles, et 3751 pour les taxations. ..
16 18° 64 pour les taxations.. ........
23 aoust : de luy, 15000 pour délivrer et employer au payement du jardin et dépendances acquis au profit du Roy à Toulon, et 125# pour les laxations. ... 101254
2 septembre : de luy, 3000 pour employer au payement des gratiffications des officiers de Fontainebleau, et A5 pour lés faxations!. .: 4.14 ,..).,.4,! Soa5tt
20 septembre : de luy, 5505 10° pour délivrer aux intéressez de la compagnie du Levant, en considération de 546 pièces de drap qu’ils ont envoyé en Levant, et h5ft 10° de taxations: ...:.,.4.:....,,.. 55054 10°
18 novembre : de luy, 3000! pour délivrer aux Pères de la Mission de Fontainebleau, pour la dernière demie ane... haie sean lc ee OOo
Dud. s° DU + &945% 17° 6° pour délivrer au s' Gopgrroy, sçavoir : 960 pour parfait payement des dépenses de la Chambre des Comptes de l'Isle jusqu'au dernier avril, et 3945# pour celles faites jusqu’au dernier septembre dernier, et Hot 17° 6° pour les taxasos ho ar 6°
De luy, 434597 5° pour dellivrer aux s°° Loi et pe Viszers pour payement de 142196 à quoy monte la balustrade d’argent qu'ils font pour la chambre du Roy, et of pour les taxations. ........ .... 48861 5°
26 juillet : de luy, 6ooï pour dellivrer à Bonnewer,
Hons ax DER EU RARE NUE QUES
peintre, pour un tableau d’après le Corrège, représentant la Vierge tenant le Petit Jésus, pour la chapelle de Chambord, et 5 pour les taxations........,.... .. 6o5t
22 novembre : de luy, la somme de 870000 pour divers ouvrages,
Sçavoir :
Pour augmentation de ceux du Potager, outre le fondz LR NA RATS SR PRE RARES A See 6oooott Pour augmentation de ceux des Graissetz. 100000 Pour ceux de la Salle du bal, outre 22000 de fondz
mil du Deer ES SN sr sn DODD OÙ Pour le canal de la rivière de Seyne, vers Groissy. . RAD di RC RAR SE EEE be Pour l'augmentation Fe ouvrages de Marly, outre RODOGDP Less er ee CNE SéSneieh as eiU à + DODDON Pour les ouvrages de cuivre et tuyaux de plomb et de fer, idem... .«. Re MATE AL Le ht 2000001 Pour les parfaits payements des ouvrages des années Prétédentess, ni RUN EL 200000 Pour les taxations desd. 870000, à 2° pour livre. SH ÉUTENSIRE VB MTL Re ose ADO
9 décembre : de luy, 60000 pour la continuation du canal de Languedoc, et 5oott pour les taxations. 60500
De luy, pour la continuation des mesmes ouvrages, y compris les taxations.......... He MOO0O ON 27 janvier 1682 : du s° Jenannor pe BARTILLAT, pour la dépense à faire auxd. bastimens 660000%, et 5500t
pour. le6taxations}& 44 2... ODA ue 665500 De luy, 1600 pour les quatre gondoliers vénitiens, et 138 6° 8° pour les taxations.......... 12° 1618m6"6
23 juin 1689 : de luy, pour dellivrer aud. trésorier des Bastimens pour ses taxations des Aooooott pour le canal de Languedoc dont a esté fait fonds le 9 décembre 16812 RAC L AUTIVERE ifsreeti ir 0088006
18 juillet : de luy, pour dellivrer au s° WeNDERMEULEN , peintre flamand, 600ott pour ses appointemens 1681, et 5oït pour les taxations............. .... 6050
23 décembre : dud. s° nu Merz, 194292 19° 62 pour dellivrer au s° Carco Soraro pour son payement de 197 blotz de marbre blanc de Carare et de couleur, et de quatorze colonnes de diverses couleurs fournis au magasin, et 1619 2° 9° pour les taxations. 1959124 1° 8°
Total de la recepte de 1681... 6501954K 3° 7°
30 janvier 1684 : ordonnance de remise ez mains de M. Mansssier pour employer aux dépenses de son année d'exercice 1683, sur le fonds restant aud. s' px LA PLancur de son année d'exercice 1681, lad. ordonnance de la somme de 81130t 3° 9° portée en recepte sur le registre
de 16831.
* En tête de ce registre se trouve, sous le titre de: Table des chapitres augmentez sur ce registre, l'énumération d’un certain nombre de chapitres non prévus à la recette et dont voici la liste, telle qu’elle est donnée par le compte :
Marchez faits.
Réservoir de Trianon.
Arc de triomphe dans le petit parc.
Réservoir hors le parc.
Cuivres, tuyaux de fer et soudures.
Parfaits payemens.
Logement des PP. de la Mission et nouveau cimetière. Petite escurie.
Grande escurie.
Nouveau bastiment de Saint-Germain.
Nouveaux ouvrages des isles de Croissy.
Marbres du cabinet des bains.
Ouvriers à journées.
Pavillon de l’avant-cour et Surintendance.
Bastiment nouveau pour servir de chapelle.
DÉPENSE
Pour l'achèvement de la grande aisle de Versailles du costé de lOrangerie...........+...e. 1041118!
MAÇONNERIE
26 janvier 1681-11 janvier 1682 : à GapnieL, à compte sur la maçonnerie de la grande aisle (47 3 RES 10 SR SE TASSE LRIUES .. 806000
CHARPENTERIE
30 mars 1681-11 janvier 1682: à Mazzer, sur ses " 1 f ouvrages de la grande aile (36 p.)......... 120000
COUVERTURE
10 aoust- 24 septembre : à DIMANGHE, sur ses ouvrages de la grande aile (5 p.)...........:...::. 6000ft
PLOMBERIE
10-31 aoust : à ALLAIN, sur ses ouvrages de la grande ae (SD) ns SAN TNtR AS Gooott 6 septembre 1681-11 janvier 1682 : à la veuve dud. ALLaix, pour les mesmes ouvrages (17 p.).... 33000f
Somme de ce chapitre......... 8goooï
a mars 1681- 4 janvier 1689 : à Prou, à compte sur ses ouvrages de la grande aile (19 p.)...--:.: 25600 9 mars 1681-4 janvier 1682 : à Jusrine, à compte idem DA PE MAPS SPEARS Creer 5oooît o mars 1681-4 janvier 1682 : à Jusrins et Couvreux, pour leurs ouvrages de la grande aile (2 p.)... 1400ù a mars-27 avril : à Device, pour ses ouvrages, idem (Hp EPP nee ser As 2500 6 septembre 1681-4 janvier 1682 : à Devise et Luquer, sur leurs ouvrages (A p.)...... 1: 2842724001
1 En regard du chapitre de la dépense pour la maçonnerie, se trouve le détail des recettes affectées aux différents chapitres. Ainsi, on avait prévu pour la maçonnerie une dépense de 4500001; pour la charpenterie, 1070001; pour la couverture, 22301; pour la plomberie, 64870#; menuiserie, 165000! ; ouvrages de bronze, 17220! ; ouvrages de marbre, 75000; ouvrages de stuc, 37760! ; serrurerie, 80000; vitrerie, 12000; grosse peinture, 10000. Les dépenses sont loin d'atteindre les évaluations portées à la recette.
30 mars 1681-4 janvier 1682 : à Ducors, sur ses
ouvrages (4 p.)........:..............4. h100 À La Cnarezze, idem (2 p.).............. 25oott 16 aoust-12 octobre : à la veuve Crapezze et GRossEvaz, idem (3 p.)...................i.. 2000!
23 mars-27 avril : à Tessier, sur ses ouvrages (api. unes rte des anate 2500 6 septembre-21 décembre: à Tessier et Gressanr, idem (h ph... eeesserréseress 3000 30 mars-27 avril : à Muipsscen, sur ses ouvrages (a DD res ere eee Aide 2500 6 juillet-12 octobre : à Murnezen ct River, idem BAD Jade sa pe dndei ee désirer Looott 30 mars-21 décembre : à Caquecarr, idem (6 p.) nd GE it ra ReatientOo" a mars- 27 avril : à CareL, idem (a p.)..... 3000 16 aoust-7 décembre : à Carez et Cousran, idem faim} ui cime ten tte ns 1600 ah aoust 1681-4 janvier 168 : à River, idem (2 p.) US die débit nl: dati) ORO 7 décembre : à Gnrosssva et Mourier, idem.. 8oott
Somme de ce chapitre. . ... .….. 90600f
OUVRAGES DE BRONZE
Néant.
OUVRAGES DE MARBRE
23 febvrier 1681-11 janvier 1682 : à Ducuesnoy, à compte sur les ouvrages de la grande aile (A p.). 2800
OUVRAGES DE STUC
23 febvrier - 7 décembre : à FonreLces, sculpteur, sur ses ouvrages de sculpture (2 p.)......:...:-:. Boot 23 febvrier 1681-11 janvier 1682 : à FzawanD, idem (a p)ihaaarithseaemathia rit nd bidt g00f 15 juin-7 décembre : à GrexoBse, sculpteur, sur les ornemens des cintres de trois croisées (9 p.).... A5oï 29 juin : à Le Brun, pour quatre trophées qu’il a faits sur les cintres de quaire LOIRE Sn à» à: Lise MS + 20 O0 ON 20 juillet 1681-4 janvier 1682 : à CAFFIERS ?, sur sa sculpture en bois (9 p.)............::-::: k800oï 31 aoust-7 décembre : à Axpré, sculpteur, sur ses ouvrages (a p.)...............e..s.s..s. Goo
2 On trouve tantôt Carriers, tantôt CAFFIERI-
6 septembre-7 décembre : à CLériow, sculpteur, sur la figure de Clio (2 p.).........
5 octobre -7 décembre : à Corsvraux, sculpteur, sur ses DAYPABÉS (A DIEU enr 6oott 7 décembre 1681-11 janvier 1682 : à Recnaunin, idem (6 p.)......
7 décembre : à Macmens !, idem, ,......... 3oott
ent th TODON
LRU AE 8boft 21 décembre 1681-4 janvier 1682 : à Maewrens et Le Cours, sur leurs ouvrages (3 p.).......... gooft 7 décembre : à Le Cowre, sculpleur, sur ses ouvra- Te RTE R à Lis UN S6ott À Lecros, idem....... 18.011900 21 décembre 1681-4 janvier 1682: à Lxcros et Massou, idem (3 p.).... doses es 1900!
7 décembre : à Massou, idem... ........... 300tt À Baprisre, sculpteur, idem... . 300 à Baprisre,
css
21 décembre 1681-11 janvier 168» :
Coiseveaux, Prou, Carriers et Lécerer, sur leurs ourapeb)( MpUR RMO NEED LAN NL L ne 2rebte Gbott
7 décembre : à Prov, sculpteur, sur ses ouvrages. 300 SP DE FM @6Gott
7 décembre 1681-11 décembre 1682 : à Girarpon, sculpteur, idem (Gp:h.t:1:5#
À Lécergr, sculpteur, idem . .....
7 décembre : à Mazeunss, sculpteur, idem... 30ot
21 décembre 1681-11 janvier 1689 : à Mazeuies, Le Honcre et Jouvener, sur leurs ouvrages de sculpture CAD.) His RU 1hoot
7 décembre : à Le Honcre, sur ses ouvrages... 300! a 30oû 1682 : à Houzrau, idem Do SL SIP SR MORT et oh 300!
à Vancièvé et 800tt à Ra4ow, sur ses 3o0ott à SPrincozA et 80ott
De RE jo Rp Le TS Dh io mile ie ds
À Jouvexer, idem . .....
7 décembre 1681-4 janvier
7 décembre : à VawcLève, idem... .... À VanogsrTa, 1dem..........
ss...
21 décembre 1681-4 janvier 1689 :
Vaxossraz, sur leurs ouvrages (3 Ps on has ote 7 décembre 1681-4 janvier 1682 :
ouvrages (4 p.) À Grenier, idem (4 p.)....,:...,1,.....
7 décembre : à Spinoza, idem ........
DR PRE RS RC ES AO ROE A N Se
À'Boiétes Hdemise ur à. $ abne h es paie
7 décembre 1681-4 janvier 1682 :
Bumerre, sur leurs ouvrages (3 p.)........... 7 décembre : à Connv, sur ses ouvrages... ... AFRO Em LS LOURDE Pride dflus À Marin, idem. .......
À Ancis, 2dem. .....
À Dossier, idem..........
ss... …...
CC CC
os.
! Ou Macnières.
300ot
2915ott
À Musnier, idem ......
À Mazières, idem. .....
À François, idem... ....
Somme de ce chapitre. .....
SERRURERIE
16 mars 1681-11 janvier 1682 :
compte de la grande aisle (16 p.)......
16 mars : à Bouper, idem. .....
à Dezeurres, à
5ooft 6 avril-24 aoust : à Marie, sur le gros fer pour la prandé aie bp) A ee du 19 octobre 1681-11 janvier 1682 : à Forpnin et 640ot 500f
rs.
Bourré, à compte de la grande aile (CT ENDERR 30 novembre : à Goniexox, idem.
CCC RCE
Somme de ce chapitre 22400
VITRERIE, Néant.
GROSSE PEINTURE
26 janvier : à Bourçauzr, à compte...
Pour les ouvrages de marbre pour achever l'escalier de
le Rene; par estimation. 2.142. 3... 6000
OUVRAGES DE MARBRE ET AUTRES
2 mars : à Barrisre, sculpteur, à comptes des bazes de 5oott 20 avril-6 juillet : à ne Losez, sur les portes de fer 27 avril-16 aoust: à Dezaicres, marbrier, à compte (A 0 PER RAR ERA 15oott 6 juillet-6 septembre : à Massou et Leenos, sur les bas-reliefs de métail qu'ils font pour les dessus des portes
30 novembre: à Massou, sur ses ouvrages... boof
bronze doré ...
0 0 0 ao 0e nie c:6.% 10 0 »
Su ES AELOON 16 aoust-28 septembre : à Ja veuve Pasquier, marprior AT D D de ds 1900 16 aoust : à Guierr, autre marbrier, ...,.... 5oott À P. Mesnano, autre marbrier. ............ 5oott 21 septembre : à Mesnanp et Cuviuxaens, idem. 6oot 16 aoust : à Marauzr, marbrier..,........ 5ooît À Ducueswoy, marbrier. ......,...... 200 30 novembre : au s° Vivram, peintre italien, sur quatre tableaux d’architecture qu'il fait pour led. esca- 60oft
lier.
e re sipie eee eee) se es ere ete leré Sie et le
Somme de ce chapitre. ......,, 11400tt
Pour le transport des terres pour l'achèvement de la
1 2] b] k 4 1 grande pièce d'eau au-dessous de l’'Orangerie, près le Pofoot, uv eee robe tien te ITS 60000 Pour achever lad. pièce d’eau, outre le fonds de 6 0000,
la sonia de. 42 SE SAR a TRE oooot
3 mars : au s’ Suessox, major du régiment des Suisses, pour paiement de 157336 10° pour la fouille et transport de 21506 toises de terres de la grande pièce d'eau dans le grand pare, y compris 5811 par gratification} te elne IP Rte RL eee ST RUON
20 avril 1681-11 janvier 1682 : à DEscHAPELLES, sur les transports qu’il fait (36 p.)............ 47300 1° juin 1681-11 janvier 1682 : à Laronraine, idem
(32 pi). UN RTIMRARAR LE. 3. JtÉ000 20 juillet 1681-hA janvier 1682 : LoucarD, idem (26 p.)....... AR NN DC lMEMONr >1 décembre 1681-11 janvier 1682 : à Lorsrnon, idem(3 p.).................. Lt 5e do Somme de ce chapitre........ 121300
Pour l’achèvement des ouvrages de maçonnerie , marbres, menuiserie, sculpture, peinture, glaces et bronzes à fare dans la grande gallerie, par estimation. ..... 140000
MAÇONNERIE
Néant.
MARBRERIE
26 janvier-11 may: à Pasquier, sur ses ouvrages du sallon au bout de la grande gallerie, vers l'appartement du Roy (5 ph... reeetereetutt 3loot
16 mars-10 aoust : à luy, sur ses ouvrages de la grande gallerie (5 p.).................... 5200!
26 janvier-11 may: à Marauur, sur ses ouvrages du sallon (6 p.}2,42,,,44 44e rer 3700tt
30 mars-6 juillet : à luy, sur ses ouvrages de la grande gallerie (4 p.)............. NS ERNEST UN
26 janvier : à Gaierr, sur ses ouvrages du sallon. 50oft
30 mars-12 octobre : à luy, sur ses ouvrages de la grande gallerie (2 p.)......:............ 1600
26 janvier : à Misson et Derbais, sur leurs ouvrages du tale Reg T1 MO O1 02720 Bo
16 mars-21 septembre : à eux, sur leurs ouvrages de la grande gallerie (5 p.)................ 66ooû
1° juin : à Misson, sur ses ouvrages de la grande galleries leu ts RAR ete Prades eh 1000
26 janvier: à Hawucue,sursesouvrages dusallon. 500
26 janvier-11 may: à Prenre Mesnarp, sur ses ouvrages du sallon (3 p.)................... 1800
26 janvier- 6 avril : à Nrcoras MeswanD, idem. 5ooft 30 mars : à luy, sur ses ouvrages de la gallerie. 1000f 9 mars-11 may : à P. Maswarn et Guvizuier, idem ‘1 A MARNE serrer 2000 21 septembre: à eux, sur les ouvrages du sallon. 5oott 16 mars- 10 aoust : à Luxe, idem (8 p.).... 4300 6 juillet- 10 aoust: à Dezaienes, sur les ouvrages de la gallerie (2 p.)............. AR D Nat 0800
Somme de ce chapitre......... 38800
MENUISERIE
26 janvier-23 mars : à Prou, pour ouvrages faits au sallon du bout de la gallérie (3 p.).......... 2188
SCULPTURE
9 febvrier-31 aoust : à Carriers et consors, à compte sur des roses de métail (6 p.).............. 5hooë 2 mars : à luy, sur les chapiteaux de métail.. 1000 h octobre-21 décembre : à luy, sur un trophée à la grande gallerie (3 p.).....:.............. 2800 2 mars : à Czémon, parfait payement de 600 pour un trophée à la grande gallerie. ............. hoott
23 mars- 929 juin : à Barmisre, sur les bazes de bronze
qu'il fait pour les pilastres (2 p.)........... 1500 31 octobre : à luy, sur les roses de métail... 1000 30 novembre : à luy, sur un trophée... ..... 1000 4 octobre : à Coisveaux, sur un trophée... ... 300!
14 janvier 1682 : à Baprisre, Coiseveaux et Prov, sur les ouvrages de stuc au sallon du bout de la grande
gallerie... ............................ 1000
Somme de ce chapitre... ...... 1hhooît
PEINTURES ET DORURES
9 febvrier - 16 juillet : à La Baronxière père, doreur, acompte {apr}. him ait i0e ee 0 a000f a mars : à Le Bnux et Houasse, peintres, sur divers A NE PAIE IE LEE PEN em 23 mars : aux peintres de la grande gallerie, suivant les rôles (5 p.).....:...... RE RAA LOU TE 30 mars- 30 novembre : à Parzzer, pour diverses fournitures de couleurs et autres (4 p.)....... 5590 19° 28 juillet : à Vernier, pour gratification, à cause de
SONIA SLR NS RER RAR SC he etes 10001
Somme de ce chapitre... .... 19h10 4°
BRONZE
30 novembre 1681-11 janvier 1682: Gucer, fon-
deur, sur ses ouvrages pour les dix-sept croisées de la
dallere (plus, Lis à.
Pour le bastiment à Jaire près du grand escalier de Versailles jusqu’à la grotte pour servir de chapelle*, 30000
3 aoust-6 décembre : à Mazrère, à compte dud. bastiment (16 p.)........ à 19 novembre-28 décembre
29000 : à Juy, à compte de l’aqueduc (5 p.)..... MÉRIRUE 21 décembre 1681-—4 janvier 168 :
Grand Commun (2 p.).
Somme de ce chapitre
CABINET DES BAINS
20 juillet-10 août : à Misson et Dergais, marbriers, AYCOmpIE lo US ES rare
2h septembre -30 novembre : à Cuccr, parfait payement des ornemens de bronze qu’il a fait pour les deux cuves dud. cabinet (2 p.)..... 1810
12 octobre : à Bapmsre Tusy, pour les bazes de bronze doré des pilastres dud. cabinet
30 novembre : à luy, pour remboursement des journées de sculpteurs qui ont travaillé au rétablissement des bas-reliefs du dessus des portes
19 octobre : à Fonrezce, sculpteur, pour ornemens de stuc qu’il a faits à la corniche 109h
GRANDS OUVRAGES D’ARGENTERIE
Pour la balustrade d’argent pour la chambre du Roy. 90000
16 juin 1681-23 janvier 1602 : aux s°° Loin et pe Virzers, orfèvres, à compte de la balustrade d'argent qu'ils font pour le service du Roi ? (4 p-)... 884578 5°
! Compris dans la «table des chapitres augmentez».
* Compris dans la «table des chapitres augmentez».
* H y a une partie de cette somme, s'élevant à 40000, portée aux Diverses Dépenses, qui fait double emploi, comme une note l'indique d’ailleurs, avec les deux premiers acomptes, de 20000! chacun, mentionnés au chapitre actuel.
Pour les quatre groupes de figures qui doivent estre sur les grands pied-estaux des portes de la cour et avant-cour du chasteau
26 janvier-24 aoust : à Baprisre, sur ses ouvrages OR EMA reteserreserees escrocs 7OON 23 febvrier- 29 juin : à Corsveaux, idem (a p.). 1000t 16 febvrier-26 octobre : à Girarpow, idem (2 1 PIE 1300tt
. . en
20 juillet-12 octobre : à Marsy, idem (2 p.). 1200tt
Somme de ce chapitre... kaooït
PAVILLONS DE L'AVANT -COUR ET SURINTENDANCE
CHARPENTERIE ET MACÇONNERIE.
22 jum:à Mazières, sur la maçonnerie et réparations de l'aile gauche de l'avant-cour et fontaine place Dauphine 1000
29 juin -12 octobre : à BourGuIenon, pour réparations de charpenterie en divers endroits (4 p.).. 1431H.45°
9 novembre : à luy, pour les plates-formes qu'il a fournies au bassin de l'allée du Dragon....- 514 13°
13 Juillet : à Revo, maçon, pour réparations faites à l’hostel de Choiseul.…. . 2264 7°
10 aoust : à GourDoN, maçon, sur les piédestaux de la Gallerie d’eau
16 aoust-A octobre : à luy et Rossienoz, sur la maçonnerie des -escuries des gardes du corps du Roy (5 p.)
26 octobre : à eux, pour leurs ouvrages aux appentis de l’hostel de Seignelay 196 18°
septembre : à Perrr, charpentier, sur le réta
blissement aux anciens couverts des orangers en plaine terre, au pied de la terrasse de Trianon (2 p.)... 8oot
28 septembre : à Le Crerc, charpentier, sur ses ouvrages du 1* et 4° moulin de Satori. .
4 octobre : à Bençerow, pour les ouvrages de maçonnerie qu’il a faits antour du bassin de lApollon et au manège de Glatigny 1877"
12 octobre : à Poror, pour sa charpenterie en divers endroits 630 16°
26 décembre- 14 décembre : à Mazczer, sur la charpenterie de la chapelle (4 p.)
26 octobre 1681-4 janvier 1689 : à Gaërigz, sur la
* Ce chapitre est porté à 1a «table des chapitres augmentez sur ce regisire».
maçonnerie des murs de face des attiques du chasteau joignant la chapelle et la grande aile (4 p.).. 55oo!t
2 1 décembre : à AuGay, charpentier, pour avoir rélabli les vollées des deux moulins de Trianon... ... 250!
28 décembre 1681-11 janvier 1689 : à Au Lance et La Pensées, sur la maçonnerie de la fontaine des Sources Ca: pe he i ENte fi MAIRE AUS AREA QU
Somme de ce chapitre.. ..... 297274 9°
COUVERTURE
29 juin-28 décembre : à Yvon, sur sesouvrages el réparations en divers endroits de Versailles (9 p-)- 9200 30 novembre : à luy, sur la nouvelle chapelle. . 80ooft 20 juin : à RenARD, sur ses ouvrages au magazin des démolition art NN MR Le te A GO 28 septembre : à Vian et Lecenpre, sur la couver- Lure de chaume des escuries des gardes du corps.. 200
Somme de ce chapitre. ,....,.. 10600oît
MENUISERIE
22 juin-21 septembre : à Pariser, menuisier, sur ses ouvrages de l'appartement des capitaines des gardes du chasteau de Versailles (2 p.)................ goof
29 juin 1681-11 janvier 1682 : à la veuve Daxcze- BERT, sur ses ouvrages à la Surintendance (10 p.). 94ooû
29 juin-2h aoust: à Gauray, pour douze portes pour le Potager et caisses pour l’Orangerie (2 p.). . . 9034 4°
6 juillet 1681-11 janvier 1689 : à Dionis, menuisier, sur la Surintendance (19 p.).......... 9900
6 juillet-12 octobre : à Ducors, menuisier, sur divers ouvrages à la Surintendance et ailleurs (A p.).. 3600!
26 octobre : à luy, pour deux portes cochères qu’il a fait, une pour la porte Saint-Antoine, l’autre à la porte di Parc-aur-Certe us Se MR SES a 40n
9 novembre : à luy, pour la menuiserie du petit cabinet du Roy et de la garde-robe du chasteau. 1344 15°
13 juillet : à Micné, menuisier, pour plusieurs caisses pour l'orangerie de Versailles. .............. 205
27 juillet : à Cuasse, sur divers ouvrages de menui- SéRIBES Se AA EL CN 2. dia ei OO
28 septembre-14 décembre : à CaqueLArD, sur ses ouvrages au couvert qui est au pied de la terrasse de Triancn:(5 pe 4 és AR ds so
28 septembre 1681-11 janvier 1682 : à River et Muwsszep, sur leurs ouvrages de menuiserie de la nou-
yelle chapellé (24 pus os name tete 18000!
Somme de ce chapitre..... h227att 19°
SERRURERIE
29 juin-28 décembre : à RicmanD, serrurier, sur ses ouvrages à la Surintendance et autres endroits de Versailles (7 p.)...:.....:........:. ii iro0aon
29 juin-21 décembre : à Gopiexow, sur la serrurerie de la cour des offices et autres endroits (2 p.)... 12001
29 juin: à Dezeurres, serrurier, pour la rampe de fer du logement de M. ne CnasTEAUNEUr.. . .. 697" 10°
26 octobre : à luy, pour ses ouvrages à la place Dauphihetus its ses NS Le OU 15°
21 décembre : à luy, pour la ferrure de la porte cochère du grand päre proche Saint-Antoine. 294 15°
29 juin : à Mowxenye, serrurier, pour pelits ouvrages et tringles de fer pour les appartemens du chasteau. 7oft
29 juin- 4 octobre : à Bouper, serrurier, sur la Surintendance et autres endroits (3 p.).......... 1500
26 octobre : à luy, pour des barrières et tourniquets autour de la fontaine du marché de Versailles... Aaoît
6 juillet-16 novembre : à Donor, serrurier, pour une porte de fer qu'il a faite pour la nouvelle allée de la Gallerie d’eau et autres ouvrages (3 p.).. 104of 10°
13 juillet: à Pasquier, serrurier, pour deux mille visses fournies pour les godetz des moulins. ... 300
16 aoust : à Tavernier, serrurier, pour avoir ferré deux cent trente caisses pour l'Orangerie. ...... ha
7 septembre : à DeLoseL, sur ses ouvrages de serruremis TAN LIE MRPN A ed dia t ehavo
19 octobre-g novembre : à Derogez et Lucuer, sur leurs ouvrages (2 p.)............ AE 2000
14 septembre : à Vicoureux, sur ses ouvrages de serrurerie pour les pompes de Versailles... ..... .. 8oot
21 septembre : à Hozzanpg, pour les ouvrages qu'il a fait au moulin de Launay........ dus 2 6 LOUIS
2-0 novembre : à luy, pour ouvrages en divers endroits du chasteau, du 9 may au 11 octobre dernier (LT RER Re D er NN ENERE 13964 7° 6°
h octobre- 28 décembre : à VALLÉE, sur ses ouvrages du grand escallier (3 p.)................ .. 1300
12 octobre : à Boucner, pour ouvrages de serrurerie qu'il a fournis pour les moulins de Satory..,. 7651 8°
19 octobre-21 décembre : à Marie, sur sa serrurerie en divers endroits (2 p.).................. 1800
26 octobre: à Vazeran, surles treillagesdu parc. 8ooft
2 novembre : à TnouLouzaIN, serrurier, pour réparations aux grilles du petit parc.... nesreesee 324 3°
21 décembre : à Fororin, sur la grille du Potager. . ARC ES ROAD TER NS ARR NET SE ser een Ten
h janvier 1682 : à Lucuer le fils, sur la porte de fer
qu’il fait pour l’entrée de la chapelle, vis-à-vis de l'appartement des bains: 24. CE took
Somme de ce chapitre. .... 257884 3° 64
VITRERIE
29 juin-1* décembre : à Lespinouzg, vitrier, sur ses ouvrages en plusieurs endroits (4 p.).......,. 20001 29 juin-19 octobre : à Janson, vitrier, sur ses ou-
vrages (a/p.)i. ::.
Somme de ce chapitre
PAVÉ
29 juin-21 décembre : à Marcnann, sur le pavé de la chaussée de communication de la grande à la petite CSGUTIS IQ De). .
2 novembre
10000 : à luy, pour plusieurs petites réparamé uit dou at AMEE 2 D!
Somme de ce chapitre. ..... 10115 45°
PEINTURE ET DORURE
29 juin : à La Baronnière père, sur la dorure d’un des pavillons de l’avant-cour....,..,....... 1000 21 septembre : à luy, pour avoir posé les tableaux des platfonds des grands appartemens du Roy et de la Reyne au chasteau de Versailles. . ... s...... 2098 6 juillet : à La Baronnière fils, pour réparations de peinture et dorure, tant au petit cabinet du Roy qu'aux gondoles de Venize.. ...
31 aoust-21 septembre : à luy, sur ses ouvrages
29 juin-28 décembre :
2200h à Mesnace, peintre, sur les treillages du Potager peints en verd (5 p.)..... 2700
6 juillet-19 octobre : à Laporte, sur sa dorure d’un des pavillons de l’avant-cour (3 p.).......,.. 1800t
juillet : à Le Pace, doreur, idem (2 p
26 febvrier-21 septembre : à Bapmsre Dasre!, peintre, pour avoir nettoyé, verni et entretenu propres tous les tableaux et bordures des appartemens du chasteau (3 p.)..
27 juillet-28 décembre : à Boureauzr, sur les grosses peintures du petit parc et de la Surintendance Lui RAI NUS Fe .. 260oott
24 aoust: à Le Moyxe, sur les treillages du Potager.. AR APE QE Us EE EE té ot
2 novembre : à Baruzr, parfait paiement de 13261
On trouve ce nom écrit aussi Dasr. 11 ne prend donc pas d’accent sur la dernière voyelle.
10° pour peintures et dorures aux ornemens de la Salle dubai SU SEA 98 Mari 7264 10°
Somme de ce chapitre. .... 157684 19°
SCULPTURE
29 juin-27 juillet : à Fonrezues, sur les ornemens des consolles pour les bancs de pierre de liais du petit JA EAN SAP NNAEINERR shesesss 1800
19 octobre : à luy, pour rétablissement aux figures et ornemens de plomb et eslain du petit parc... 599% 10°
29 juin-5 octobre : au s° Baprisre Tux, pour le rétablissement qu'il fait aux ornemens de sculpture de la fontaine de Flore et Salle du conseil (a p.)..... 2900
16 novembre 1681-11 janvier 1682 : à luy, sur les ornemens de bronze de a foutaine du grand escalier D Re Re DA en REA 2600
29 juin: à Carrrens, pour la sculpture de trois portes à deux vanteaux au grand appartement du Roy. 15264 14°
20 Juillet : à luy, pour sculpture faite au Jambris de la salle des gardes de la Reyne ........... 4674 10°
10 aoust : à luy, pour les ornemens de sculpture qu'il a fait dans le petit cabinet du Roy 606H 5°
21 septembre : à luy, pour neuf chapiteaux pilastres de métail pour le cabinet des bains. +... 7o0f
10 aoust : à Mazeuines, pour ses ornemens au-dessus de trois croisées du sallon de la Reyne
29 juin-21 septembre : à Mazeunes et Houzeau, sur leurs sculptures à l'Isle Royale (2 p.)..
2 novémbre 1681-11 janvier 1689 : à Mazeie et Jouvener, sur la sculpture de Ja nouvelle chapelle
31 aoust : à Jouvener, sculpteur, pour ouvrages et ornemens faits aux fontaines de la place Dauphine, . 2364
9 novembre
: à luy, sur Îles ornemens de bronze de l’'avant-cour.…. . 2, OO ON
16 febvrier- 20 juillet : à Coisveaux, sur les ornemens
de bois et de plomb qu'il fait pour les quatre pavillons de l’avant-cour (2 p.).... 1600ft 10 aoust-2 novembre : à FLawann, pour avoir restauré plusieurs figures antiques de la Gallerie d’eau PEN de AN On os OP ten 0 16064 9 novembre: à luy, pour un modèle de figure de plastre pour la Renommée ...., : 1474 21 Septembre : à Gimarpon, pour un modèle de groupe de figures à la fontaine de la Renommée. 5344 19 octobre : à Le Gros, pour une figure de plastre pour 1 Peho nee ET 4 CAE UO RAS ME RTE AS OH 7 décembre : à Boururer, sculpteur, sur ses ouvrages à la Sutiniéhdanes!, ua 8 4, ia. Boot
21 décembre 1681-11 janvier 1682 : à la veuve Gopkomm, idem (a phe-,,1,.:,0,,,.0.,140008
21 décembre : à Peau, sculpteur, idem... .. 30of
Somme de ce chapitre... ... 226798 10°
MARBRERIE
6 juillet-26 octobre : à Hanvcne, marbrier, sur le sallon du bout de la gallerie vers l’appartement de la Reyne (2p.)........................:.. 1100
6 juillet : à Pasquier, marbrier, idem. ....., 6Gooï
6 juillet- 26 octobre : à Nicozas Mesvan» , sur le sallon dela Reyne (3 p.)....:.......:.......... 1600û
21 décembre : à P. MesxarD, pour plusieurs réparations à l'appartement du Roy............. 2oaft 10°
16 febvrier : à Mesnanp et Guvizuier, marbriers, pour divers ouvrages et réparations qu'ils ont faits en divers Sn rOMe NE ie does te UN AE RENTE
6 juillet-10 aoust : à Marauur, marbrier, sur le sallon de la Reyhg (ai DA 216 eus denis et an of
6 juillet-28 décembre : à Ducngsnoy, sur ses ouvrages à la Surintendance (5 p.)............ 83gooû
6 septembre : à luy, pour son payement de plusieurs réparations aux ouvrages de marbre depuis le 12 décembre:d 680: di MU ui AU din Neo 97
11 décembre : à Missox et Dengais, pour payement de deux piedestaux à la terrasse proche le Parterre d’eau de Versailles, déduction faite de 827 pour quarante-huit pieds six pouces de marbre pris au mapan use RATS DNS REA Ur ES . 394 19° af
21 décembre : à eux, pour le rétablissement du pavé de marbre de la petite cour du chasteau. .. 6754 17° 6*
21 décembre 168 1-4 janvier 1682 : à eux, sur le pavé de marbre de la chapelle (2 p.)............. 1400
Somme de ce chapitre. ... 12609 9° 8°
PLOMBERIE
29 juin : à AzLais, sur les conduites du Potager. 2000 13 juillet : à La Have, plombier, pour ouvrages qu’il a faits sur la conduite du moulin de Launay.. 382 18°
Somme de ce chapitre. ....... 92389 16°
PETITE ESCURIE
20 juillet : à Forprin, serrurier, sur les ouvrages qu’il fat nd ch etes M A ARE RARE 1250001 31 aoust-2 novembre : à Goniexow, autre serrurier, parfait paiement de 7204 4°, pour dix consolles de fer pour la petite escurie . ....,....... vs aoft fr
G septembre : à Groissanr, menuisier, sur ses ouyrages pour la chapelle. ........:............ 300 14 septembre : à Tugvexor, sur ses transports de
PEUR PORN PANIER E ONE RATE SR Rs EE .. 1000
GRANDE ESCURIE !
26 juin 1681-8 janvier 1682 : à GERVAIS, serrurier, sur ses ouvrages et le gros fer livré en 1679 el 1680 (19 DJ 47 A sx RESTE ERRSE 109001
6 septembre : à Bourpon, sur le changement de la cheminée de la chambre des pages. .... LUE 5oott
À luy, sur ses ouvrages (8 p.)............ 18bott
26 juin-27 juillet : à Bourpon et Marin, apareilleurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie de la grande escurie (6*p.)..... ADR R NN E P EAN RUE 9900
26 juin-10 aoust : à MarcnanD, serrurier, sur ses ouvrages (8 p.)............ M teste SOU
26 juin-10 aoust : à Ramon et Grenier, sur leurs ouvrages de sculpture (6 p.)................. 1500
26 juin-27 juillet : à Luxe, marbrier, sur le pavé par bandes ou pavé d’Arcueil (4 p.)............. 8ooî
26 juin-10 aoust: à Dusrinier, sur la sculpture en bois de la menuiserie de la chapelle (2 p.)..... 225
26 juin-27 juillet : à Briouer et Pazcus, sur leurs ouvrages de sculpture aux portes du manège (3 p. ). 5oot
26 juin 1681-23 janvier 1682 : à la veuve GRuDÉ, vitrière, sur ses ouvrages (3 p.).............. 230
26 juin-27 juillet : à la veuve Gaizcar», vitrière, idem (9 ph... 179
2 juillet-10 aoust : à Cousran, sur ses ouvrages de
menuiserie (D: p. he. me sucreries BRODF
2 juillet-23 novembre : à Bar, greffier de V’Escritoire, sur ses vacations (3 p.).............. 8oott 2 juillet- 10 aoust : à Niver, sur ses ouvrages de menuiserie (5 p.).........s.s.....s...ss 1500 à juillet : à Jomarr, pour desseins des plants... 120H 9 juillet 1681-23 janvier 1682 : à Davrenon, sur ses ouvrages de menuiserie (5 p.).......-....... 6551 16 juillet-26 octobre : à Gozuin, paveur, sur ses ouvrages (4 p.)....%2......0s ere use 1800 27 juillet : à Besuiw, serrurier, sur ses rampes . 150f 27 juillet : à Lesoncre, peintre, sur les ouvrages qu’il TON RARE LAND PA DE NN RAR tele ae Lt
1 La grande écurie est comprise dans la «table des chapitres augmentez sur ce registre».
23 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. 2h
9 novembre 1681-9 janvier 1682 : à Duvar, couvreur, sur ses réparations (3 p.)............. 650 23 novembre : à Varice, pour avoir ramoné soixante- (noïs Cheminées | 22000 AE MEN)" ASE
30 novembre : à Lecoure, greffier, sur ses vacations.
SE De ERIC Lt DIRES RS MS LIN CORNE ON
Somme de ce chapitre... .... 319104 4°
Pour les ouvrages nécessaires de maçonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie et autres pour achever la salle de l& Charité... 1.141401 ot 4oot
MAÇONNERIE
26 janvier- 16 novembre : à Berçeron, à comple sur sa maçonnerie (10 p.).........,......... 9800 11 may: à Le Roy, terrassier, à compte.... 1000
MENUISERIE
31 aoust : à Ducors, menuisier, sur ses ouvrages de la chapelle de la Reyne.................... 700% À Fowrezues, sculpteur, idem. ............. Goot 16 novembre : à La Baronnière le père, sur la dorure qu TER NN NRA AR ATATt re PSN
Somme de ce chapitre... ....... 16oott
CHARPENTERIE ET COUVERTURE
26 janvier-g mars : à BoureuiGnon, charpentier, à -compte sur ses ouvrages (3 p.)............. 3000k 10 aoust : à luy, sur la chapelle de la Reyne, à la LE ECTS SRE SPEARS Re SERRE ER 2-16 febvrier : à Rexanp, couvreur, sur ses ouvrages (nr ecte eus MI NRA DA) deu
Somme de ce chapitre.......... 4hoot
SERRURERIE
23 febvrier- 14 septembre : à Lronnois, à compte
LE PAROLE CRE SP REP LEA 6 avril : à TaouLouzain, pour divers ouvrages. 4314 3°
Somme de ce chapitre........ 95118 8°
16 febvrier- 2 mars : à Virry, à compte (2 p.). 4ooof
ET NOUVEAU CIMETIÈRE
27 juillet-10 aoust : à La Garenne, maçon, sur les murs du jardini(a p}:4:4uiiu 4 04 a 0008
11 janvier 1682 : à Gauray, sur ses ouvrages de me- RD ANS Li iQ PTS Sc ook
Somme de ce chapitre... ......: 130ott
Pour le transport des terres nécessaires pour remplir le Potager, et le mettre en estat d'y planter, et pour y faire un perron de maconnerie, par estimation. . . ... 35000
Pour augmentation desd. ouvrages . ....... Goooot
26 janvier - 9 mars : à JacquiEr, à compte (3p.). 42881
2 febvrier-27 may : à Bacuerarr, à compte de ses QUVrabes NO Des Le ia hui. Loue: béni ht
9 febvrier-23 novembre : à Lorsrrox, à compte CON RPeL Rene UE PER UN ACER AG"
2 mars-14 décembre : à Laronraine et consors, à ROM pe CAD) AM LS SET DE LT Go 5008
16 mars-15 juin : aux ouvriers qui ont travaillé au régallement des terres du nouveau polager (12 PO Abies hR Lies NU su Et 242 1 D6ÉOE 66
23 mars : à la veuve Brecy, pour du fumier qu'elle a fouray-ae Polarer.: 2400005, Vita 1098 15°
6 avril-13 juillet : à Loucuarr, sur les terres qu'il transportei( np} dr AC Ce LA LAS QE ET SEpt
20 avril-h may : à CaiLor, sur les regallemens des terres qu’il fait pour le Potager (2 p.)........ 14oot
20 avril : à Ricuar», serrurier, sur ses ouvrages de Sornarees Lt Re MEN etat 0 008
20 avril-18 may: à Ménacs, pour ses ouvrages de peinte le pdd eh ie nd re RO DR
- 25 may :à Horanve, serrurier, pour crochets et autres DV eR ur, bed one lie bé à of: LAN Ee
16 febvrier : au s° pe La Quinrimis, pour son remboursement de graines, caisses, paniers et autres ustencilles pour led. potager, depuis le 1° octobre 1679 jusqu’au dernier septembre 1680.....:............ 30184
20 juillet-2 novembre : à Bune et consors, sur les terres qu’ils transportent (6 p.)............. 1900
27 juillet-21 décembre : à Dugz, sur ses ouvrages de Cp Ab pe pen dci: tabbbt
10 aoust : à Lemoyne, sur les treïllages.. ..... Goot
30 novembre : à Forprin, sur la grille qu'il fait pour je Potage RE RU RL ar mo ot
h-11 janvier 1689 : à Laviexe, sur les bonnes terres pour le Pomben (plis il usine cu -000t
Somme de ce chapitre .. 128829 4° 10°
Pour achever les ouvrages de maconnerie et praisserie du revestement de la chaussée de l'Isle Royalle. . 10000
MACÇONNERIE.
a mars-8 juin : à BERGERON, sur ses ouvrages de maconnerie (13 p.)...............es....es 14000 95 may-15 juin : à Gounrox et Rossiexoz, idem AU A SRE OPA AE SAR At RARES CIRE kgoot 25 may-22 juin: à Le Maicre, lerrassier, sur ses ouvrages (3 p.).....-............e....... 800tt 16 aoust : à Houzeau, sculpteur, sur ses ouvrages de seulpture ss ie een anse eatnn Goott 8 juin-16 novembre : à Houzrau et MAZELINE, sur leurs ouvrages (3 p.).................... 19001 22 juin : à Maicrer, pour avoir labouré et deffriché le fonds de la pièce de l'Isle Royalle.......... 519f
31 aoust : à luy, sur les terres noires... 400
Somme de ce chapitre... ...... 22915
Pour achever de porter les terres pour former le Mail, le dresser, mettre et battre la terre de salpestre, ensemble la
charpenterie des costez, par estimation... ..... 20104
26 janvier-6 juillet : à Le Cosur et Miwsrer, pour s Ed
parfait payement de 661654 9° 5° pour les terres qu'ils
ont transportées (5 p.)............... 12865 9° 5.
ARC DE TRIOMPHE DU PETIT PARC
Pour la continuation de lélévation de l’Arc de triom-
DRE Edito OLA A CRE: Dh bats rie st DOO DON
16 fevbrier-19 octobre : à Lecros et Massou, sculpteurs, pour leurs ouvrages (A p.)........... 2500 13 juillet : à Mazeuines, sur ses ouvrages. . . 5ooît 31 aoust-12 octobre : à Mazeuines et Houzeau, sur leurs ouvrages de la fontaine de la Gloire (2 p.). 180oft 16 aoust- 21 décembre : à Baprisre, sculpteur, parfait payement du modèle de la fontaine de la France Triomphatte Qi Lucie su un eq 21 septembre : à Luxe, sur ses ouvrages à la fontaine de la Gloire... 5oof
dede orne said scies rs ele eee ere
21 septembre-19 octobre : à Misson et DerBais, sur ladi fontaine (a pbs vue pus a uials à ste à 2800
Somme de ce chapitre. ...... 8370 14°
Pour achever la maconnerie, conroy et autres ouvrages de la pièce d’eau sous la fontaine du Dragon... 4oooott
1 C’est encore ici un des chapitres non prévus sur la recelte.
LA 22 juin-1/ décembre : à L'Éprés et Barzuy, sur la maçonnerie de la pièce des Sapins sous la fontaine du Dragon (23 p.)...........
6 septembre :
LUC à 44 Ne CO DON
à Bounsauzr, sur le régallement des
terres dans l'allée du Dragon................ 300 Somme de ce chapitre......... 17900
Pour achever les ouvrages de maconnerte, serrurerie , rocailles , plomberie, à faire à la fontaine d’Apolon et à la Salle du bal...
Pour lesd. ouvrages outre les 2200 0\ ci-dessus. boooof
DAS RAT QN SAR S RRQ CEE AUS ES Ge ON
MAÇONNERIE ET FOUILLES
h may-1* décembre : À Duz, ouvrier en ciment,
sur ses ouvrages de la Salle du bal (20 p.).... 1 2600
11 may : à LEMAIGRE, terrassier, sur le pelit réser- NOIR Ua vi SA NE AR EL AS à NON 1%-29 juin : à Bercenon, sur ses ouvrages (3 p.). 2600ft 21 seplembre : à Marrace, pour les transports de 9 novembre: à luy, pour le buis qu’il a fourni. 277" 16°
terres...
Set io Que pre aies el enter see er tien ef een ele e er #
Somme de ce chapitre... ...
SERRURERIE
& may- 14 décembre : à Vazsenanr, à compte de ses
ouvrages de la Salle du bal (5 p.).......... h5oott
14 septembre: à Boupgr, sur ses ouvrages de la Salle
DA ARE) D AR RE SR AR tes RPG Somme de ce chapitre.......... 5100
ROCAILLES. à k may-28 septembre : à Benruren, rocailleur, à
compte de la Salle du bal (16 p.).......:..: 9600
PLOMBERIE
11 may-21 septembre : à Virey, sur la Salle du bal (9 Dh US En a An, 36000
MENUISERIE
9 febvrier-6 septembre : à Grasse, sur la menuiserie de la Salle du bal(4 p.)..........:.......
25 febvrier : à Poror et Cauzer, sur la charpenterie
dela Salle du bal: pin ner etant 22 juin : à Poror, sur la charpenterie, idem...
5oott hoot
Somme de ce chapitre..........
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DES JARDINS
Pour les dépenses extraordinaires des jardins, ouvriers
extraordinaires, fumiers, pots, vazes et arrousages, par
astimatiant ia He Ai Lu ..:... 30000
26 janvier : à L'Heureux et Le Roy, terrassiers, à compte des terres qu'ils transportent au nouveau cime- L' IE LAPS RRERNERER RTS E
30 mars : à Brosss, pour pois de terre qu'il a livrez 123 15°
20 avril : à Le Movxe, jardinier, sur les treillages qu'il
pour la pépinière du Roulle..
. fait au Potager 150ott
11-18 may : à La Bnu, jardinier, à compte du gazon qu'il pose à Versailles (2 p.).... 1000 29 Juin : à luy, pour arrouzages de gazon du pourtour 170% 1?
20 avril : à La Bru et Porez, pour avoir arrousé le 5731 14° : aux ouvriers des pépinières et pa:
h may : à Le Mame, fayancier, pour vazes de fayence
de la pièce du canal prez la Ménagerie....,.
gazon de l’Allée royalle . SNL 20 avril-1* juin
lissades (2 p.).......
et cloches de verre . . er aot
may : à German, pour achapt de fleurs el chèvre-
11 may: à Frapes, jardinier, pour avoir fumé,
feuilles...
labouré et hersé les terres de la faisanderie de Vézi-
1° juin : à La Noës, pour 39 thoïses trois quarts cubes 307 15° 27 juillet : à luy, pour 44 thoises cubes de fumier
de fumier fournis au Potager
idem. .
1® juin : à la veuve Brecx, pour 77 thoises de fumMIers. «+.
27 juillet : à elle, pour 2 thoises et demy un tiers 9 novembre : à elle, pour 72 thoises de fumier, à Clagny ........
16 febvrier :
miers fournis au Potager de Versailles suivant le mé- 8 juin: à Vaurren, jardinier, pour divers achapts. 2564 À MariaGe, pour treillage au petit parc. ... 1968 5° à Ménacé, pour deux mille quatre-vingls bottes de perches de chastaigniers qu'il a fourni. 1248 22 juin: à Le Movwe, jardinier, sur les treillages du
à la veuve Brecy et La Nour, pour fu-
15 juin :
polager.…..
Somme de ce chapitre,
Pour le restablissement de tous les plants et les nouveaux
à faire, tant dans les parcs de Versailles que dans toutes
les aventes, par estimation... .......,.,... 30000
2 mars-8 juin : à Baux et L’Esrér, entrepreneurs de la pièce des Sapins dans le petit parc de Versailles , pour leurs ouvrages de maçonnerie (19 p.)... 123008
6 avril-15 juin : à L'Esrée, sur le même travail (pos sé 0 PRET ES ..... 6oooî
2 mars-13 avril : à Basrine, charpentier, pour l’encaissement des piscéas pour l’Allée royalle (2 p.): 5got
23 mars-1/4 décembre : à Cros, Berrix et consors, terrassiers, sur les labours et petits plans d'arbres des advenues, près Marly, Lucienne, la Selle et Roquancourt (4:p}Jeus 2 1h sodott
23 mars-26 octobre : à Houpouix et Coxiror 1 sur les grands et les petits plans d'arbres dans le parc el advenues de Versaïlles (4 p.)...... 9000
15 juin-26 octobre : à eux, sur les fossez qu'ils font 14 décembre : à eux, à compte des trous et rigolles
qu’ils ont faits pour planter des arbres aux advenues de
pour conserver les eaues (3 p.)....
23 mars-6 avril: à Frapes et consors, sur leurs labours pour une pépinière prez Roquancourt (2 p-). 2000tt 27 juillet : à eux, sur les labours des remises à gi-
Versailles...
LR A ar 23 mars-14 décembre :
Lacour, sur les plants d’arbres et fossez des avenues de Marly, Clagny et Glatigny (9 p.) 6200 27 juillet- 14 décembre : à eux, sur les labours des petits plans du parc de Boulogne (2 p.) à Louis Genwain, parfait paiement de
à Tuierry, Lscenore et
23 mars :
2374, sçavoir : 14444 pour dépenses de transport de douze piscéas à Versailles, et 431 pour parfait paiement de 931 17° pour les douze caisses qui ont servi aud. transport he ee 187/ht 17°
30 mars : à luy, pour achapt de buis pour planter dans le petit pare... dure 2hott
12 octobre : à luy, sur les achapts, voitures et autres dépenses pour lesd. plants d'arbres pendant novembre et décembre prochain .......
23 novembre : à luy, pour les ouvriers qui ont travaillé à arracher et charier les arbres de la pépinière de Saint-Germain jusqu’au 1° novembre 163h 4°
À luy, sur les achapts et voitures desd. plants d'arbres 6000!
des Maisons Royalles 22 juin : à Porerr, pour graine d'herbe pour semer au pourtour de la pièce près la Ménagerie.. .... 5hat
? Ou Cozrinor.
are ER Pa pr A L à
Re SE de Éd ben nn dt à Dé Shan dé © +
7 juin-11 décembre : à Lanpry et consors, pour labours à la pépinière plantée à Aulneau, prez: Sceaux (a pi} nee da tient he ste ee .... 216%
27 juillet : à Lorsrrox et à la veuve Psrir, sur le second labour des arbres des advenues de Vincennes. 300!
A Besnar» et Loisrron, sur le labour des arlbres des Phallenioe Li CT MIE ET UE: AUTO
27 juillet-26 octobre : à Denize et Besnanm, sur le labour des arbres du parc de Boulogne et environ de l'Arc de triomphe (2 p.)..............:.... Boot
À Le Roux et Lercevre, sur les labours des ræmises à gibier de Trapes et Saclay.................. 300f
10 août : à Bunez, sur la tranchée pour planter les ormes de Tlallée Saint-Anteine.3..4011 4040788"
1h décembre : à Harez, terrassier, sur ses treansports au bout de l’aqueduc de la décharge du canall pour y planter des ormes........................ 100
Aus’ Cuvyer, pour son remboursement de 1069 setiers 8 boisseaux de gland provenant de la florest de Saint-Germain, de Cruzé et du Vezinet, à 5° le boissens Lie ST Le US A PU e dE AE TON
30 mars- 28 décembre : aux ouvriers qui ont :semé du gland et de la fesne de haistre dans la pépinière de Roquancourt (7 p.).................. 15084 19° 4°
.13 avril-28 décembre : à ceux qui ont travaillé aux plants du petit parc (4 p.)............... n110f 8°
27 avril- 4 may : à ceux qui ont planté de la cœharmille dans la pépinière de Roquancourt (2 Hu 4 oitof
11 décembre : à ceux qui ont labouré celles dle Gallie et de Roquancourt, sous Daueraine, jardinier flamand. . HA AR a SR EE 2 At a OT à: MONO
A ceux qui ont travaillé à regarnir de petiits plants d’ormes dans les places vagues de la pépinière cle Saint- Genis ss ie AL LS Por CURE OR 6"
21 décembre : à ceux qui ont travaillé aux pettits plants des environs de Versailles depuis le 25 aoust jusqu’au aa nvvemine tee ei SL UN dant 04e Te"
28 décembre : à ceux qui ont travaillé dans: le grand parc de Versailles jusqu’au 20 décembre. .... A66K 8
4 janvier 1682 : à ceux qui ont travaillé à enterrer les arbres dans les avenues de Marly et autres pendant le mois de novembre dernier... .......... 1017 11° /*
Somme de ce chapitre. ... 69262 14° 8°
APPOINTEMENS D’OFFICIERS
Pour les appointemens et solde des officiers ert matelots qui servent sur les vaisseaux estans sur le cancal de Versailles, par estimation... 1... 4.4,
La 780000)
9 avril : aux quatre gondoliers vénitiens, pour le premier quartier de 1200 chacun, par an ....... 1200 21 décembre : à eux, pour menués dépenses pour la propreté des gondolles jusqu’à ce jour.......... 300ft 11 may-29 juillet : à Descourr, pour son remboursement de ce qu'il a payé aux mariniers extraordinaires qui ont esté pris pour naviger les vaisseaux, chaloupes et autres bastimens du Roy sur le canal (2 p.)..... 5oat 15 juillet-17 décembre : au s° Gonsozin, capitaine desd. vaisseaux, pour les trois premiers quartiers de ses appointemens (2 p.)............. BNP EE DU 15 juillet-17 décembre : au s° Conso, lieutenant, pour les trois premiers quartiers 1681 (2 p.).... 750oft 15 juillet-17 décembre : à Micurz Bguze, contremaistre , pour les trois premiers quartiers de ses appointemens 1684 (a pis iii iuee e) RON 15 juillet-17 décembre : à Jaque Le Coure, charpenlier, idem (2 p.).......:...:..... ME GB ON À Nicoras Mawsié, charpentier, idem (2 p.)... 630ot À Jaoue Fossé, calfate, idem (2 p.)......... 68of À Jaque Douvire, autre calfate, idem (2 p.).. 630 À Jgax Bremanr, malelot, idem (2 p.)....... ho5t À Micusc La Vienne, matelot, idem (2 p.).... ho5f 15 juillet : à Jean GuÉRINEL, matelot, pour six mois de ses appointemens............ D Dune ana 15 juillet-17 décembre : à Pigrne SacLé, matelot, pour trois quartiers (2 p.).................. host 15 juillet-17 décembre : à Jean Mencenox, dit La Viozerre, matelot, idem (2 p.).............. hot À Guizzauue Le Doux, matelot, idem (2 p.)... 4o5K 15 juiilet-17 décembre : à Noëz Cosré, matelot, idem (ai péoe pie Den aa de d'abtee ENT TRUE ANS did ho5tt A Launexs Mur !, matelot, idem (2 p.)..... hoëf A Jean Caxrox?, charpentier, pour trois quarliers Sd ES AR CLE EUR RS Ur eo 15 juillet : à Louis Grooué, pour trois mois qu'il a PR OA PA RARE EE ARR R SU ele Le Du à À CnasmizLoné %, pour six mois, idem........ 140 17 décembre : à luy, sçavoir : Lot obmis dans l’estat des six premiers mois, et go! pour le troisième quartier, à raison de 360 par an................ 130 15 juillet-6 septembre : à Anrorve Bouzanr, charpentier, pour ses appointemens (2 p.)............ 84of 15 juillet : aux héritiers de Gursraume GALONDRE, pour trois mois cinq jours qui luy estoient deüs. 2211 10°
l Ou Maïrer.
? Ou Connon.
3 Ou CHATILLON.
17 décembre : à Le Roux, maistre canonier, pour : les quartiers d'avril et de juillet 1681............ 990 17 décembre : à Qurernez, matelot, pour le troisièème 1330h
6 mars 1682 : auxd. officiers et matelots, pour le dder-
HARAS GE Le Es LES
nier quartier de leurs appointemens ci-dessus spécifiezz. . 314458
Somme de ce chapitre. .... . 16393 10°
Pour la continuation des ouvrages à faire aux aquedhlucs sous la montagne de Roquancourt pour les eaux bonness à
boire et les amener à Versailles. ............ Hooooot
9 mars 1681-11 janvier 1689 : à Dongay et consonrs, entrepreneurs des aqueducs (43 p.)...
27 avril: à Lerssvre, terrassier, pour paiement : de 2543 6° pour la tranchée faite pour l’eau bonne: à 4; 1199718"
10 août : à luy, pour avoir recomblé la tranchée «de
boire de Roquanconrt.; il...)
Roquancourt Fe Re DUR ne APS St 1.0"
25 may: à Durorr, sur les fossez du pourtour de? la
PÉPUUERC ne NE ST Se donot 30 novembre 1681-/4 janvier 1689 : à Bricaro, ssur les murs de la chaussée de T'estang au-dessous de RRo-
qudancourt CE D) SR a Se oo Soi
Somme de ce chapitre. ...... 445158 1°
Pour la continuation des ouvrages qui se font pour amnener les eaux bonnes à boire du Chesnay dans la ville: et
dans le chasteau, par estimation... ......... 170000
9 febvrier-9 mars 9 mars-18 may : à Dorsay et consors, entrepreneuurs hoocott
à Vitry, plombier, à comppte DA où s UM Le DD OD
des aqueducs du Chesnay (10 p.)............
9 mars-27 avril : à Aurain, plombier, à compbte -. 7oooof
16 mars: à Le Maicre, terrassier, sur la tranchée ddes eaues du Chesnay NS AS M PT RS € EL 1°° Juin : à Vazrée, à compte ......... 1500tt
À Le Vasseur, sur ses Hbgles. Neue: 20 À Dee, sur le chemin de Saint-Germain.. 25oott de bas POD ON
À Guizserr, sur les glaizes du Chesnay....... 5oobt
À MebRer, idem... 4 À BricarD, sur sa maçonnerie. .......... 150001 8 juin :
suivant les rôles finis le 31 mai......,....
aux ouvriers qui ont nettoyé les aqueducss, L] 390 177
6 septembre : à ceux qui ont transporté des terres
pour conserver la conduite desd. eaües..,... 7h 16°
Somme de ce chapitre... ... 206654 13°
CUIVRE, TUYAUX DE FER ET SOUDURES
22 juin : à Cuccr, fondeur, pour ouvrage qu'il a fait pour rehausser les tableaux des petits appartemens du Roy een, LOT DER ue
À luy, pour ouvrages de cuivre d’une grande ormoire du garde-meuble. . DRE DE 4334 4°
2h aoust-2 novembre : à luy, pour autres ouvrages
À luy, pour les ferrures de bronze dorez d’or qu'il a faits pour les guichetz qui estoient devant les beaux “Let BO00DLO.
22 juin-2/h aoust: à Lemaime, fondeur, sur ses ou-
15ooft
tableaux du Roy FARM STAR
vrages des pompes et fontaines (2 p.).........
29 juin : à la veuve Lemaire, pour deux robinets de cuivre de huit pouces et deux autres de six pouces de 24839 21 septembre : à elle, pour deux robinets de huit
diamètre qu’elle a livrez........:..,....
pouces et deux soupapes pezant 2750 livres, à 18# la livre, pour lés fontaines. 4. cire LaNE er talent
23 novembre : à elle, pour deux robinets et trente-six poulies. sn, à. HT MER MG To
29 juin-31 aoust : à Azcain, plombier, sur ses tuyaux et cuvettes de plomb du Polager (9 p.)....... 16500t 6 septembre - A4 octobre : à la veuve ALcain, sur ses
ouvrages (5phetis es. sata teen OO
* Chapitre non prévu dans la recette.
? La dépense du réservoir de Trianon , non prévue au budget de la recette, figure à la «table des chapitres augmentez sur ce registre».
29 juin-23 novembre : à Desvauconns, sur les tuyaux de fer de fonte qu'il fournit (12 p.)........ 37000t 6 juillet : à Norrgr, pour les ouvrages de cuivre qu'il a livré pour les fontaines de Versailles. .... 1959 10° 27 juillet : à luy, pour deux robinets de trois poulces, et quatorze brides à canon de huit poulces, pour les conduites du Chesnay, pezant 762 livres, à 18°. 6854 16° 16 aoust- 14 décembre : à luy, pour les ajustages pour les fontaines (3 pi}... 446 Os 6 juillet : à Rico, fondeur, pour vingt-quatre robinets qu'il dfournis.... +... 4e or 13 juillet : à Poussin, pour deux robinets de 8 pouces pour la Salle de bal................... 1788 6° 10 aoust-23 novembre : à luy, pour plusieurs robinets qu'il a fournis (4 p.).................. 6757 h° 27 juillet-24 aoust: à Couzon, pour ses ouvrages TR PRE UPS PEER CCR it 3 aoust 1681-11 janvier 1682 : à Vrrry, plombier, sur ses ouvrages (17 p.ÿ..............:-4 97060f 10 aoust-6 septembre : à Masseu, chaudronnier, sur les amortissemens de cuivre du comble du petit chastegin (pe) dem iii Rss A oon 28 septembre : à luy, pour les tuyaux de cuivre qu'il a fourni pour les bassins de l'Isle Royale... 3565 10° 23 novembre : à luy, pour les ouvrages de chaudronnerie qu'il a fourni pour couvrir les regards du petit parc de Versailles... .................. 35781 10° 16 aoust-21 septembre : à Le Breron, sur ses ouvrages (3 p.).........sposssssoreeeeret h5oott 14 décembre : à Denis, fontainier, pour la soudure qu'il a fourni pour les ouvrages extraordinaires des fontaines dans le petit parc.............,. 15381 18° 20 décembre : au s° ne Suzemonr, à compte et par advance des tuyaux de fer de fonte qu’il doit fournir pour Versailles CS PERL A de ai MR OO
Somme de ce chapitre..... 159871 10°
Pour achever les réservoirs, rigolles et autres ouvrages à faire pour la conduite des eaux des estangs des Graisubuntu us APR FR Pour continuer les ouvrages des Graissets , Marottes et V'iéredson MN LU PANNE Ado Pour augmentation desdits ouvrages, outre les fondz cy= désBUS is his à sd bie sdpane enter dr tite 100000
26 janvier-23 mars: à VaLuée, sur les réservoirs du Ghenay: (16 ph 20e Ni Pr ont 30 mars 1681-11 janvier 1682: à luy, sur ses rigoles (20 p..............se..s..e. 9h22 16°
COMPTES DES BÂTIMENTS. — Il.
16 aoust-14 décembre: à luy, sur les glaizes de l'estang des Marottes (11 p.)............ ... ggo0f 31 aoust-11 septembre : à luy, sur l’estang des Graissets (2 p.)....... HR dns A 04 ct MON 28 septembre-31 décembre : à luy, sur l'estang de Saclay (HD polie arrete 103901 26 janvier- 20 avril: à Group, sur l’estang de Vaucresson (12 p.)....-.e...ss......... hio3 5° 26 janvier - 26 octobre : à Le Vasseur, sur les rigolles CRT OR DO RDC 13423 15° 26 janvier-30 mars : à Dursessis et Boiveau, sur les rigolles (a p.)........................ 7hat 10° a febvrier-8 juin : à Boileau, sur les rigolles (14 p.). DR TU ORNE RS ARR DOS PLAN RE NICE € 31008 12 janvier-2 mars: à Dupzessis, sur les rigolles (api RE PO PEN ER BAD RTE h5oû 26 janvier 1681-11 janvier 1682 : à Voisin, sur les rigolles (30 p.).......,:... SO EEE T ET LAE À Doruy!, sur les rigolles (26 p.)......... 4350 26 janvier : à Bertin, sur les glaisis des estangs. 300ît 30 mars-h may: à luy, sur lestang des Marottes Ro PCR ARE ere ET ERA 15oott 26 janvier- 6 novembre : à BricarD, sur ses ouvrages de maçonnerie au grand aqueduc et autres ouvrages du Clos-Tutin (36 p.)............... He «3 DIOON 13 avril : à luy, parfait payement de 364o1at 5° 8°, pour ses ouvrages des Graissets en «679 et en 1680. 32584 5° 8° à febvrier - 12 novembre : à Denise, sur les terres du
DSi et av ae Na 6 ad ele URLS Lee eee ee a Een
chemin de Saint-Germain (36 p.)...,...... 139o0f
23 novembre- 14 décembre : à luy, sur les tranchées
de Roquancourt (2 Pause dessu Dr SOU 1% juin : à Denise et Bernarp, parfait paiement de SU Se LA I AE Le AIR ie Ho QI de
2 fébvrier-14 décembre: à BERTRAND , sur ses gages du dernier quartier de 1679 et des trois premiers de 1680 ES RS PR AE RE ER LE rer DOI
a febvrier- 28 septembre : à ParRIsET, Sur ses ouvrages de menuiserie (q p.)..-.....,.........: . 1200f
a febvrier- 18 may: à Hasré, sur ses ouvrages de serrurerie (5 p.):.....-....e.ee.se.ess..e 2200
À Vrexox, idem de charpenterie (10 pi}. us 15ott
9 febvrier 1681-11 janvier 1682 : à Housr, sur ses terrassemens du chemin de Saint-Germain, sur les glaizes de Pestang de Vaucresson et sur le réservoir de Buc et autres ouvrages (37 p.).....-:.-...: 2h5oof
27 avril: à Hougr et consors, parfait paiement de
1 Qu Dupuis.
H4894" 16° pour les ouvrages qu'ils ont faits. 2094 16° 19 janvier-23 mars : à La Louner, sur l’estang des Mano (Op, Ji, ait 2, ANTON . 750f 29 may: à La Lourcey et consors, terrassiers, parfait paiement de 523504 17° 6° pour les terrasses des Graissets pendant 1679, 1680 et 168: h5oot 17° 6° 16 febvrier-26 octobre : à Ports, sur les fossez des . 3377192" 23 febvrier-9 mars : à Hanpiw, sur l'estang des Marottes (2 p.).... 5oott 13 avril- A may : à luy, sur ses rigolles (2 p.). 600
advenues et rigolles (16 p.)..... ’
2 mars-23 novembre : à Bourçaucr et Manis, arpenteurs, sur leur travail (7 p.)
6 avril 1681-4 janvier 1682 : à Pavex, sur ses ABUS DL LR, ML LEUR Narnia
30 mars : à Bazanner, parfait paiement ‘de 19674 5° pour S6s Ouvrapes 10) TL LA COS 167 5°
6 avril : à Marcrer, sur le chemin de Saint-Germain ep 2 MAP su
20 avril : à Moirer, marchand de fer, parfait paiement de 22014 12° 6° pour fournitures de cuivre. 701% 12° 6%
1° juin : à Taienny, parfait paiement de 13134 9°. .
1° juin : à Taierry et LEGENDRE, jardiniers, parfait
1% juin : à Taiennv et Lacour, parfait payement de PRE PER AE PA AREAS 3871 9°
À Frapes, parfait payement de 1110# 17°. 51ott 17°
paiement de 53o4tt
À Franes et Houpouix, idem de 3730 - 70h hkg# 16° À Loisrron et Brsnarp, idem de 6074 16°. 2074 16° À Leroux et Leregvre, idem de 106349° 6% 4634 9° Gà 8 juin : à Guiusenr, sur les glaizes du Chenay (27 p.)
À Loisrrox et Perur, idem de 1049 16°. .
31 aoust : à Marie, serrurier, pour trente-six brides de fer fournies pour les conduites des Graissels. 7141 7°6° 31 aoust- 7 septembre : à Loisrrow, sur les travaux de la plaine de Saclay (9 p.)................ ooot 14° septembre 1681-11 janvier 1682 : à luy, sur l’estang du Pré-Clos (17 p.) sole en ni OT ON 31 aoust 1681-11 janvier 1682 : à Bonxevor, sur idem (48 @u) vie 8 0.2 21 septembre 1681-11 janvier 1682 : à Lacosre, sur em ER pl 42 hrs y PANNE RES 3 octobre : à Vaupry, sur ses ouvrages des Graissèts..., . Met vains Do0i
. 945of
6 novembre: à Amor, sur le chemin de Saint-Germain Hesse URSS MOBON
16 novembre -14 décembre : à Joseway, sur les rigolles (3p.) 00!
16 novembre : à Gouron, idem (3 p.)...... 95ot
À LeyeunEUx, 442m:(0 pe RE . Laoott
7-28 décembre : à Gonor et consors, sur les rigolles (a Poe :
14 décembre 1681-11 janvier 1682 : à Gonor, idem (A pe ue ;
L janvier 1689 : à Brenvenv, sur les rigolles .. 3oott
RAA NET S 17007
15 décembre: à Marcmann, paveur, pour son payement des ouvrages de pavé faits sur les ponsicaux (sic) des ri- 988h 5°
19 octobre : aux arpenteurs qui ont travaillé aux alli-
golles vers Vaucresson, en 1681 A
guemens de la plaine de Saclay jusqu’au 18 octobre. 1654
2h aoust-21 septembre : aux ouvriers qui ont (ravaillé dans la plaine de Saclay (2 p.)
14 décembre : aux ouvriers qui ont tiré les niveaux
à faire les repaires pour la conduite des ouvrages de
À ceux qui ont levé les plans, fait les cartes et les ar-
pentages des environs de Versailles pour les acquisitions
que le Roy y fait depuis le 11 aoust dernier...
Somme de ce chapitre...
Pour les achapts de terres des estangs , rigolles et autres ouvrages, ensemble pour toutes les jouissances des bois
réservez, par estimation. 200000
2h febvrier : à Guicrauwe Drsmouuins, pour 13 arpens 5 perches de terres et pré, y compris les non-jouissances depuis qu’elles sont encloses dans le premier parc ser pese RER ete 00e 1e 6° À Louis Gourzté l’aisné, pour 6 arpens 17 perches dans'les avenues... ..,...,,.,,.,,., 19394154" À Louis Gounié le jeune, pour 50 arpens 81 perches de terres, prez et bois dans les avenues et sur la
hauteur dé Satori: 4.44, 0.20 Dtabh an
À Nicoras De Sarnr-Mans ct sa femme, pour 5 ar- 2689N 9°
À Anroine Lemoyne et sa femme, veuve Marrin Socquer,
pens 89 perches dans le premier parc. . ..….
pour 3 arpens dans les avenues... ......., 5674 10° A Jacouxs Casrez et sa femme, pour 7 quartiers de
À Guerre BLancaer, veuve Gizces Derorce, pour 87 perches et demi de pré dans la ville... 38att 16° 3
A Hexryx Texor et sa femme, pour 6 arpens 7 per-
térre. défis ke 'pretiier pates RU Res
ches, tant dans les avenues que dans le Parc-aux-Cerfs. . 158ott 1° 64
CR
lobes. Rae
27 febvrier : au s° Desuouzns et sa femme, pour 18 arpens de terre, sur les hauteurs de Sataury.. 1859 15° À Czaupe Caver et Parppes Besina, pour 9 arpens 7 perches en six pièces, idem ...,.......204 176% 9° À Jaoueune Guiccaume, veuve Louis Denwize, pour 2 arpens 25 perches dans le Parc-aux-Gerfs et un demi arpent dans la grande advenue..,......... 377" 6° A Pierre Gourzié et sa femme, pour 31 arpens 61 perches sur les hauteurs de Sataury..... ....... hoooi À Nicozas Vincenr, Pierre et Jean Vincenr, pour 29 arpens 14 perches 15 pieds de terre sur lesd. hauteurs de Bataupy.. Le sea mac ho dde CRAN RNIMENOr À Pruvpss Le Larer et sa femme, pour 2 arpens de terre aussi sur lesd. hauteurs... ............. 2761 A Louise Le Mesce, veuve CarisropaLe LAGNIEL, pour 9 arpens 37 perches et demie de terre sur lesd. hauteurs et dans les avenues, compris les non-jouissances. 1/405f 2° 6° A Carnerine pe Vozpe, veuve Louis CERTAIN, pour 3 arpens de terre en deux pièces dans l’augmentation du parc en 1677... 55at À Bonavenrure Daré et sa femme, pour 3 arpens 16 perches de terre sur lesd. hauteurs...... 295 19° À Craune Gouruié et sa femme, pour A arpens 57 perches 14 pieds de terre, au Parc-aux-Cerfs et dans l’a A A LE MP AA tree À Léonarp pe Lace et sa femme, pour 27 pieds etdemi de pré dans le premier parc en 1662, et 5o perches de terre dans l'augmentation dud. parc en 1677. 304 17° 16 mars : aux Directeurs de l’Hostel-Dieu , à Paris, pour 1 arpent et demi 6 perches et demie, comprises dans l'avenue des Thuilleries et pépinière du Roule. ... 1920t 23 mars : à M°* l’abbesse de Saint-Cir, pour deux années de jouissance dés terres, bois et prez pris à lad. abbaye, pour lestang du Bois d’Arcy, et autres terres, par estimation. ......................... 3200 30 mars : à Becuery, sur 38751 1° 64, pour 18 arpens 82 perches des terres de l’église Saint-Pierre de Choisyaux-Bœufs, encloses à Trianon et ailleurs, y compris les non-jotissancess à 14e 2 de dense int: ee TRE 27 0" 9 avril: à Jean et Louis Corpier, pour 1 arpent de terre à Trianon, avec les non-jouissances. . . . 2564 10° À Louis Convenanr et sa femme, et autres, pour 6 arpens 3 quarliers de terres et pré, partie dans le petit parc et partie dans les avenues, y compris un demi-arpent au-dessus de Satory et non-jouissances. . .... 1964 5° À Simone et Nicoze Bzancuer, pour 1 arpent 63 perches trois quarts aussy dans le premier parc, avec les non-
LA Tente Ait
A Jaoues et François Fonranne et autres, pour 2 arpens 95 perches, pré, bois et terres. .... 1006 a° 6° À Pierre RoqueLain et sa femme, pour 6 arpens de tébrerg Palo UN SN re. 800 A Anroixe Merczer et autres, pour 10 arpens 10 perches de terre, idem...................... 1020 A François Cozzer et sa femme, pour 3/4 perches de terre dans l'augmentation du parc.......... 5aï 19° 13 avril : à divers particuliers , pour leur dédommagement des pertes qu'ils ont souffertes à cause des travaux faits pour la conduite des eaux bonnes à boire à Versailles et amasser celles des estangs des Graissels. . 34951 12°
Sçavoir :
Aux héritiers GouRLIER.......... 39 19° LE A ed ARE ADR LE SES Ni at 5?
À la dame CRESNEAU. .... ....... 1 ANrGOLAS MRADEAULT: 2. done as F at Aa veuve CARD due at AUS DOUDEAIN 0 ed shoes ait Au s° pe MEULLE..... NS TON A l’église de Baïly............. 3#t Au 9 DRLESDRE LS res duo 6 À CHARLES ÂMELOT.. . . ......... 8 À la veuve RaFFROoN............ AK 10" A Fueurant BoNNEmAIN........... 100 À Denis Picaoue. . .... FRS Ge LUNA À JAQUES SOUBRILLART. ......... 75t À la veuve SOISSONS. . .......,... 6 Au fermier de M' px Roquencour... 1160 Aux héritiers Éuisagera GoginarD. . 8H D ARE ARLES D UVE LS SN PER PE AA R AE AE 1H 10° À François MERGIER. ........... 16
A luy, fermier des s'° Caenés...... 384 A luy, fermier de la dame Laverngau 19211
À luy, fermier de DaupiBox. ...... 73 10° Aux héritiers Nicocas Corpier..... gi 5° À Jeux ConnEsmabbs 100 om A luy, fermier de M°° pe Moussx... 2571 10° À lad. dame pe Moussy.......... 5ot À François CoLLEr............. 5att Aues CORDIRR ES ee dec 6 10° A l'églize de Roquencour......... af 15° Aa veuve CoRzsTs. 1... 40) 2.8it
À elle, fermière de M"° Dovivigr.. 105 10° À elle, fermière du s° Le BRerTox... 200% A elle, fermière de Danois ....... 16
En
A reporter ........: 2970 1
Repost ii tarte À Cuarisropuze BRASsIN. ........
Au fermier de la dame pe Paris...
AMAR DNS Le LUI ER NUE À la veuve CLéwEnT Porrier.. . . ..
À M Gueniner .........
Aux 5% DE RATABON. . ...
À la veuve BonmaRcHé. ..........
À la veuve Porcner et consors.. ...
Aux hériliers CLaune Harpy.......
8 may: À Denis Gourué et Gurrrauue Desuouzins, pour leur portion de 4 arpens de terre clos de murs, plantez d'arbres fruitiers, ensemencez en avoyne et en vesse; 27 perches jardin clos, idem; et 4 arpens 75 perches de terre sçiz dans la grande avenue, et non-jouis- SanCese te no ent ie 508 tb
À la dame veuve Lavervor, pour 2 arpens 58 perches un tiers de terres comprises dans l'augmentation du 4318 6° Aud. Guicraume Desmouzins et sa femme, pour 8 ar-
Parc en LOT Ru Sr Nate ini
pens un quart de terres sciluez idem........."1h494t#t À Craune Gounzié et sa femme, pour 2h arpens 384ott
À Jean pe La Viexg et sa femme, pour 16 perches et
79 perches de terres sçizes à Satauri. ........
demie de terres faisant partie de son jardin, y compris les murs et arbres fruictiers et non-jouissances. . ..., 190
1 4 may : à Jean Freurr et Louis, son fils, et Consors, pour 8 arpens de lerre en douze pièces sciz à Satauri, - 543 10° A Nicozas Vernier et sa femme, pour 2 arpens un
et RON JOUISAANCES: , ue Lane cit ..
quart en trois pièces, mesme terroir. .... 921ott 17:6° À Prerre Lavoine, Jean Lecranpre et Guiccauux Rémi 3 pour 5 arpens et demi 37 perches et demie comme hériliers de Micugz Capror ............. 390 19° 6 À Denis Rexauzr, ez noms qu'il procède, pour 11 arpens el demi de terre à Sertauri (sic)... ...... 8054 28 may: À Gur Haurewrs, pour 1 arpent 16 perches trois huitièmes de terre à l’estang du Bois d’Arcy. 9 72H10° À CLrauDne Quarrenomne, pour 2h arpens 20 perches de terre et 7 arpens de bois à Satori. ... 59771 16° 6° À Anroixe pe Baran, pour 92 perches de terre labourable dans led. estang. .,..........,,.. 1744 1° 4% À Jacques Benezir et sa femme, pour 11 arpens 30 perches de terres à Satori, et 4 arpens et demi de bois ER ER NE MANN MSG
À Nicoras Vernier, Jean Lecewpne et leurs femmes, pour 2 arpens de bois à Buc.....,.,,....:..5aott À Rosenne Gounuier, veuve Jus, pour 12 arpens de terre à Satori, et 2 arpens et demi de bois. ... 1973 Aux héritiers Gagriez Hamer et Jeanve Larreu, pour 7 arpens 67 perches à Satori...,...,....., 586 10° À Grixes Lanouais, le tiers en 4 arpens dans Versailles, et 77 perches à la croix de Clagny dans les adve- MUËS LE 04 0 ce 8 et MO SAINS A PR 10 aoust: À lad. dame abbesse de Saint-Cir, pour une troisième année de jouissance de Lerres, bois et prez occupés par lestang du Bois d’Arci, idem..... 16oott 3 juin : au s° Porcuox, pour 13 perches un quart de terres faisant partie de A arpens de l’enclos de murs sciz au haut du fauxbourg Saint-Antoine; proche l'Arc de en B SET 0!
4 juin : à M. le duc ne za Rocagroucauzp et au s' De LA
Élomphe sen eiR Nt eR a
Varexxe, pour une maison sçize à Fontainebleau , appellée la Vieille Poste, et jardin derrière, le tout clos de murs, suivant l’ordonnance de fonds expédiée. ..... 143oott 8 juin : à Suzanxe Gun, veuve Baux, et Micuer Baux, pour une maison rue des Orties, près la grande gallerie du Louvre, bastie sur une place de 60 thoises en superficie suivant l’ordonnance de fonds expédiée 12000 À la damoiselle n’Aumoxr, pour une place de 54 thoises et demie dépendante de l’hostel d’Aumont, rue des Poulies, comprise dans le dessein du Louvre, suivant l’ordonance de fonds expédiée. ...,.,,,..,.,.,. 370001 13 juin : à la damoiselle Foucauzr, pour 2 arpens 3/4 de terre compris dans les advenues des environs de l’Arc de triomphe, fauxbourge Saint-Antoine... ..... 3oooftt 27 juillet : au s° pe SorreviLue et sa femme, pour 1 arpent 12 perches de bois sçiz à Vildavrai......., a8oti À Grrzes Forrier et sa femme, pour 2 arpens 37 perches et demie de terre sçiz à Salori..,...... 209 8° À Jeax Conorer , garde de la porte du Roy, et sa femme, pour 7 arpens 68 perches un quart de terre labourable api à Roquancourss se die TL aneh 2 ao À Guirraume Deswouzixs et sa femme, pour 6 arpens 95 perches de bois à Montreuil... ........... 1495H À AvexanpRE L'Esrine, pour 6 arpens 55 perches de bois sçiz au terroir de Ruel..........,.. 1678 15° Aux hériliers Nicozas Pierre, pour 33 perches un tiers de bois à Ruel.:2.:,...44, 40e ho net À la veuve Taomas Suzawe, pour 25 perches de bois sgis au terroiride Ruel...::...!,. MN San À Acxès Douszer et Jean Marie BoucusreaAu, pour 81 perches 4 pieds, idem...,.,.,......... 5h5#t 8°
ES
A la veuve Lans, pour 7 arpens 75 perches, idem. ds ae Ris it RU
ss.
A Jean Bauer, pour 20 perches, idem... ..... 78 A Louis Frans et sa femme, pour 36 perches, idem. A ho A Lous et Nicoue Bssoue, pour 22 perches et demie, D Rd PR Un À Carueriwe Soupzer, pour 36 perches, idem... 81 À Carugrnxe BréanD, fille de Czaune Bousrarp, pour ho perches, idem......................... 8ott A elle, héritière de Micuez BréanD, pour 18 perches, idem Sins sa ne 54 Aux héritiers Juzzex, pour 1 arpent de terre et pré
garni de quelque spée (cépée) de bois. ........ 1 30h A Garnier et sa femme, pour 2 arpens de bois. 175! A la veuve Roserr Bescue...... CY'LU A la veuve Huserr, pour 17 perches bonne terre. of
A Laxçor el sa femme, pour 78 perches un huitième, idem, 2:20 163 5° A la veuve Texier, pour 1 arpent Lo perches, idem
A Sauzrox et sa femme, pour un demy arpent, idem Re LE D DE CA PNA ER tou
A M. Ducué, pour 5 arpents 57 perches, idem. 1859f A la veuve BousranD, pour 48 perches, idem. 128K 16° À Moreau et sa femme, pour 75 perches, idem. 123 A Bousran» et sa femme, pour 37 perches. . 511 0° À la veuve Jean Mexrre, pour 3 arpens 48 perches bois- étterment 25 Me ad CUS sect 40 Au s° pes Maromats, pour 1 arpent 30 perches. 292 Au s pe LA Frainar et sa femme, pour 1 arpent 55 perches..........................es. 3101 À Pierre Corner, pour un demi arpent, idem. 127 10°
ll 8
À Capror, sa femme, Reuy et autres, pour 1 arpent 87 perches de bois au terroir de Versailles. . .
A Toucuarp et sa femme......
rss
3891 10° À Brexvenv et sa femme, pour 7 arpens 6 perches de 686H 15°
À Garée et sa femme, pour 1 arpent 70 perches un
terre sçiz à Satori......... RE Re
quart de terre dans l’estang du Bois d’Arcy... 249f 1° 27 juillet : à Levez et sa femme, pour 1 arpent 8 per- 280 16°
Au s' curé de Buc, comme procureur de Jean Freurer
ches de bois sçiz à Versailles. ............
et autres, pour 2 arpens et demy de bois....... oo
A Picarn et sa femme, pour 2 arpens 75 perches de terre labourable à Satory. ..............: 92h41 10°
A la veuve Louis Dexize et autres enfans de deffunte Tuowase Maucey et Grues Denize et autres créanciers
desd. deffuns, pour l'héritage sçiz dans le premier parc Hu Vergdillesi 15.041 AO
A Nicocas Vincenr, pour 3 arpens un tiers de bois, 1006 15° 4°
A Boisssau et sa femme, pour 75 perches de terre
sçiz au terroir de Vildavray...........
pour la chaussée de l'estang du Bois d’Arcy.. 118 10° À Dawmois, pour 2 arpens 89 perches de boïs taillis Mi A Vidaprayee. den he uvre 8671 À Mezeau et Garnier, pour 2 arpens 50 perches de terre pour l’estang du Bois d'ATCY nets QUO A Fonrane et sa femme, pour un demy arpent, idem. RU LR PR Pi 764 11° 6° À Maünrrer et sa femme, pour A arpens 25 perches AL ETAGE
À trente-sept particuliers, pour le prix de terres occu-
de terre labourable, idem ...:........
pées par les aqueducs el conduiles des eaux de Trianon,
Roquencourt, le Chesnay............ 6116H 1° À d’autres particuliers, pour le prix des terres occu-
pées par les clostures du nouveau parce de Saint-Germain en Laye 8280ti 15° 1%, et 5oh8# à ceux dont les terres ont esté endommagées par les voitures et matériaux ser-
vans à la construction desd. clostures, pour leur dédom-
magement, cy en fout.............. 18829312" 9 octobre : à Marco et sa femme, pour 75 perches de bois taïllis, siz à Porche-Fontaine......... 187 10°
À Dannauur, pour 8 arpens 91 perches de terre labouvable sites à Satori: 2.04... 4..°88g 14 À Canor et Besina, et leurs femmes, pour 2 arpens moins demi quartier idem....,.,..... 300 À Bonnaime et sa femme, pour 1 arpent 88 perches et demy, bois, pré et terre labourable. . ..... hGGN 7° À Denize Porier, veuve Meusnier, pour sa part d'une
maison size à Roquancourt................. 5oot 12 octobre : au s' Le Vasseur, pour non-jouissance de 203 arpens de bois sçiz au Buisson de Verrière.. h2oof 9 novembre : à Meszax, héritier de Besce pour Lk arpens 59 perches de bois en une pièce... 10954 12° 6° À Goparr, pour 4 arpens 50 perches en deux pièces PA MR ABOU À Dusois, pour A arpens 3 perches et demy de taillis. . jar 414080" À luy, pour 2 arpens 57 perches idem. ... 719 16°
See de oneene eee els nd e/sieie ere ere
Au s' Derauxe, pour un demy arpent........ 150! Au s' pe L'Espine, pour 1 arpent........ 287010" À la veuve Rureau, pour 1 arpent k perches.. . 31928 À la veuve Gizzes Huserr, pour 75 perches. … 225 11 novembre : à la veuve du s° Brisson, pour 11 arpenz sçiz au terroir de Vildavray............ 3300 11 novembre : à Jaques Pornier, pour une portion
h3 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. hh
de maison proche Roquancourt, dans le chemin qui se fait de la porte Saint-Antoine à Saint-Germain... 6oott Au s° Daumer, pour 8 arpens 25 perches de terres dans l'estang du Bois d’Arcy, et dédommagement . . 874# 11° Au s° Harpy, pour 10 arpens de taillis, sçiz à Buc..
TR DU EE Cha dun AA D'AD MLSESS 2451 5° À Manrcee et sa femme, pour 25 perches de terre en une pièce, sur les hauteurs de Satory....... 23h 15°
27 décembre : au s' ne La Vazue, médecin, et sa femme, pour 11 arpens 29 perches de boïs au terroir de Marne
A EUR lis tee UPS à At A AN ARE 3400 À Czaupe Viserre, ez noms, pour 1 arpent 39 perches de bois au terroir de Vilda MAMA Se ee 3454 45° À Sazuier et sa femme, pour » arpens de bois taillis au terrom des She te ice Ta se 660 À Bizcon, ez noms, pour 7 perches de bois sçiz au ter- PO Rule nd NN 28
À Texier , pour 1 2 perches un tiers de bois, idem. 364 À Crémenr, charpentier, et sa femme, pour 1 arpent
97 perches et demy de bois, sçiz idem... .. hGa 10° À Pavizron, pour 5 arpens et demy de bois à la Selle D RE MN UE Mae Lee CA 18154
L janvier 1689 : au s' Hemery et dame Écisasera DE Bourervicuiers, sa femme, pour ho arpens 68 perches 31 pieds de bois taillis, sçiz aux terroirs de Viroflay, Vildavray et Montreuil, en quatre pièces . ..:. 10600
À Gaunin et sa femme, pour 1 arpent A6 perches et demy de terre, en deux pièces, sur la hauteur de Ro- CHARCONNÉ LS SU de eat Er ARS 3264
Au curé de Chaville, pour 1 arpent et demy de bois laillis sçiz au terroir dud. lieu........,...... L5 ot
À Nicocas Cuaperaix, pour un arpent 58 perches et demy de terre en deux pièces au terroir de Louvecienne, LR Se DD Ne a NAN era RAM ES 2504
À Jean Tauizzaux le jeune et sa femme, pour 37 perches et demy de terre labourable. ..,,....,.... 97h
À Barrsecem: Tauiccaux et sa femme, pour 16 perches un-Liehs'd6 terre Léa rome 24 15°
À la veuve Lawsenr Touin, pour un demy arpent de terre sçiz au terroir de Saint-Cir..... usa 1031
À Darracon et sa femme, Gizces Barzzeur et sa femme,
pour 2 arpens 28 perches et demy de terre sçiz à Lou- LR TO RE D NT PR NS 2 HE L89t À Louise Vico, veuve Barruezewy Tauizzaux l’aisné, pour un arpent 70 perches et demy de terre sçize idem... A PP PS 7 janvier 168 : au s' Le Vasseur, pour deux coupes
de ses bois taillis sçituez dans le Buisson de Verrières. RTE De nue pouua ue Ru 9000
Somme de ce chapitre. .. 237409 10° aû
ACQUISITIONS DE TERRES
14 may 1681 : Aux particuliers cy-après nommez, pour le remboursement des lerres occupées par les rigolles qui conduisent et rassemblent les eaux dans les estangs de Bois d’Arcy et de Trappes, sur les paroisses de Diancour, Montigny, Trappes et Plaisir, au désir du contract de vente que les particuliers en ont fait à S. M., les présens mois et ans,
Scavoir :
Au s' Desrocuer : Diancourt ....,..... 4364 6° 6“ Au s° Dauer : Diancourt, 545# 6°; Montigny, TO TDR ne een Mob ent res 920 16° À M. pe Voisins : Diancourt, 1934; Montigny, DD hp tie du 0e ci RTE PR Cuer 377" 8° Aus tbramonme Diahcourt 24 ein 8651 16° Au collège de la Marche : idem. ........ 797 11° À M'° de Sainte-Geneviefve : idem. ....... 294 18° Aux héritiers Boisseaux : idem. ....,..... 66 16° AUTEUR PAU 0eme ON ANR re ee 271 13° À Reuy Desmowrs : idem. ......,..., 2004 16° 6° Aux héritiers de Denougr : idem......... 185 1° A PisRRE OBIVIER 2 dem NA OL a HG À Jean Borssrau : dem... :::,..:..1. .. hot 19° AUS ABBÉ dem RU Nas 105 5° À Jean Rares : idem ur, Rd Ce 8 7° À la veuve Samson : 1dem.............., 1098 7° Au s'BOUTLEANT Sema UE SEE, à Le ‘ 364 10° Au curé de Diancourt : idem. ...,..:....... 21h
Au s° Auvry : Diancourt, Got 1°; Montigny, Lot 13°.
RARE M a M Né pNt AURA 1008 14° Au s° Banaxr : Diancourt, 350% 1°; Montigny, AT NN RSA Rns CRU RSS Es 1530oft 5° one nn Sn one ee 534 3° Aux dames du Port-Royal : Diancourt, 66# 18; Mon- Den 10008105, ni nn 11074 4° Aux héritiers Cuevazrer : Diancourt.. ..... 29H 17° À M. pe Vicranois : Montigny. ............. 69h
* Ce chapitre est rejeté tout à la fin du registre, comme une note additionnelle rédigée après coup. Nous le replaçons, dans le compte des dépenses de Versailles, à la place qui parait le mieux lui convenir.
h5 ANNÉE 1681. — VERSAILLES. 46
Aux héritiers Marcné : idem............ 101 13° À Jean Aymé : idem... ....1.001 FRA) PAS A LEP EE Au s° BEesnART 2 40m RPG... 19 13° Au baïlly de Poissy : idem. ..... trou Ge) A la veuve Besnarr : #em.............,.. 36% 9° A l’éplize de Plaisir : idem... ........ sk VA at À M. ne RERULLE 2eme CU... .: Got h° A M. Brizanr: 2dem ... … OA : 238 Aus’ Desmouxins : idem ...:.:.,...... 174% 13° À Grive Divber : domi is ON Ne 1 hit Auis® GABLÉ sde RTL... .. . GX 9° À M. pe Beuiève : idem............ si Lgat 40 À Lous Force : idem............. ARR LU ETS A Fraxçors NEVEU S Memi it RUN at 394 2° À Jaouss De Leau : idem. ........... ve +. abNf.3? À! CHaube Ron: demie nn au 1 hit 4° Aux héritiers Renour : idem............ 21 17° À Jean Hour t idem Pc Ne 0 ont 11H 8° À la veuve PRuD'HOMME : idem. .......... +. gite! A Mara Avis 2 idem Jon et da e 14# 19° À M. Auger : idem. .............. -. 176 16° À Marin et Prenre Bon : idem........... 13ott 5° A léglize de Voisinss sem) ........... 25h 4° Au s° Miuuer, cocher du corps : idem...... 34 19° A l'éplize de Montigny : idem. .......... 388 6° À la veuve Leroux : idem........ BR are 374 7° Au s° Havremps : Memo. 00.00... 1791 10° À la veuve Hanpy : idem... .,............ hh 19° Au s° Miremonr : idem... .........., si fs Got AS ANDRIS dem CU se (a QE 364 16° A Jaoues Micnez s idem 11042... 314 9° À la veuve Hanver : idem................ 184 8° Aux héritiers Manreu : idem........ His DES AV ANR IN demi die de UNE CLS 34 10° À l'éplize de Trappes : Montigny, 20 14°; Trappes, À Prerre Marcec : idem.:............... 6tt 18°
ROMA SDL ue AT tee dar, HE die 91 6° ACraune DAuDer :idem.... Nu. 8 8° Aux héritiers du s° Baraur : Montigny... 385 10° À. la veuve. Oérn:r idem. Et 87 13° À M'° Boureuienon : tdem...... EE à DU 407 A'avenve Papin: idem: «100, ose. 114 9° À la veuve Rionon : Montigny, 161 ; Trappes, 254 6°. A Pres Caesoge: sem. Las hist 12 10°
SON SN ME ne LL Lu SGH 6° À la veuve Tourer : idem......,..,...... 925 9° Au s° Conony : Montigny.............. 2904 16° À Crisropaze Viramonr : idem. .......... APE | À M. le curé de Trappes ............ s.. 931 19° ANozas: Lino : idem ei it ee Leur A Au s° Marcué : Trappes. ....... Lars COUR À la veuve Jean Germaix : idem........ ls Chatiqior A M De Bel sudem pi oi ni he 109 4° A la veuve Fourvizze : idem... .......... 284 15° À M. Jauzain : idem. ..... RUE EN 0 Sous AUS" TOUR tent Anal LA Ta RADt Aux s° Téménicourt et Binanvizse : idem... 14678 Aux héritiers Drazon : idem............. 11 10° Aus Caanon : idem .......,. RU NS < 1258 À l’église de Néaufle : idem. ........ De 20 14 Au s' Dacuerre : 2dem......... RER SEE ho6tt A Nircocas Le Roux : idem. ..... AN TE art 39h 4° Aux dames de Longchamps : idem. .”........ 20h# A'Banb:Larewau: idem... ibn, 10 7° À la veuve Cowpin : idem............... 3574 8° À la veuve Craune GERMaInx : idem...... PS Là À la seigneurie de Trappes : idem.......... 184H À Micues Lescuyer : idem............... 34 10° À M. le curé de Vilpreux : idem.......... 574 11° AUS PEOMER es MP GR NS PE LUS Le à A GHDESIN OEL Hem ROUE un 1014 4° ÿ Aux héritiers de la veuve Aucer : idem. ..... 6H 18° pe Peas À Famizron, comme fermier de Trappes : idem. .... Somme de ce chapitre... .... 16458 5°
se et A AT ne ce NA Hdi 248 of Au procureur fiscal de Trappes : idem... .... 184 8° A SL SNoNT: S'en lee à uno 11 10° À Étape Mann M ne 66H 14° Pour achever la pompe du moulin de Palfour.. 6000* Aus pe Tourerdt: éme CL i. 23h 26 mars : au s° Devizce, gentilhomme liégeois, par- Au s° Prznre BLonpez : idem... ..,....... 11H 10° fait paiement de 72454.3* pour les fers corroyez, À M. Le Presrre : sur Plaisir... ....... 11591 15° pompes et cuirs qu’il a fait venir de Liège pour la ma- À CLauDe Avenanr : idem. .......,.,.... 14H 16° chine du moulin de Palfour.............. 28454 3° Au 8° Monroe: dem tac... 170 10° Aux ouvriers qui ont travaillé sous sa conduite depuis À CLÉRAMBOUR : idem..,........... DS ARR le 30 septembre dernier jusqu'an 8 mars... 977" 19°
Au s° BELLEFONTAINE : idem................. 564 21 septembre-12 octobre : à ceux qui ont travaillé à
l'attérissement au-dessus et au-dessous de la machine QE PAPE AS Pre SRE ERP UAQT Se Ron 29 juin : à Grorces D’Espa, taillandier liégeois, pour une manivelle qu'il a livrée pour la machine..... 4gott 19 novembre : à Lausorté, charpentier liégeois, pour l’entretenement de la machine du moulin, pendant trois mois finis le dernier septembre dernier. ....... 36ott À Vassauzr, pour cent trente-cinq livres de cloud, pour servir audit entretenement, à 4° gf lalivre... 39tt1° 4°
Somme de ce chapitre. .... 5160 13° 4
OUVRAGES DES ISLES DE CROISSY
22 juin-21 décembre : à Auserr, charpentier, sur Ses bnvrapes (OP LTLA ae s ANS VU OOo 22 juin—7 décembre : à Le Bœur, dit Duponr, terrassier, pour la fouille et transport des terres du renfonsement du bras de la rivière de Seyne (28 p.). 11750 22 quin—-o9 novembre : à Goxnor et consors, idem
CRT DIN ROME ARE Re TT ON 22 juin-9 novembre : à Guxor et consors, idem D D DR ee SN EN AE ON 29 juin-14 décembre : à Francoïs Simon et consors, 100 CAL D een Ne Uno Nil .. 8ooot 29 juin— 2 novembre : à Feurrrasrre et consors, idem (BOD er RTE ds ee ar D ed OO
22 juin-10 aoust : à Bounsauzr et consors, idem (SP NTI RE A PNR PEN SD 22 juin -16 aoust : à Dupuis et consors, idem (9 p.).
ON QUE RSS ES DORE UE VONODI 29 juin—10 aoust : à Houer et consors, idem (8 p.). Re qe NEC PE BE ER RAT SM EU SL PHOUON 22 juin-7 décembre : à Morin et consors, idem EL) LR SES ete tien (MADOON 10 aoust-23 novembre : à Lorsrrox et consors, idem (A0 Diet eh inieusat SALON E a ODRON
10 aoust 1681-11 janvier 1682 : à CLercer et con- SOTSs MM A LO DJS dame ar ae hr dette ODDON 10 aoust-23 novembre: à RévérenD et consors, idem EU D MAUR EC LU PAR NOUS AR TON 27 juillet 1681-11 janvier 1682 : à Laporte, charpentier, sur ses ouvrages de la machine de la rivière de DEVRA D Secret pr rentes ADO 10 aoust 1681-—/4 janvier 1682 : à Morez, serrurier, BUT s08-D0vrapes (8 D }2 eme share tee 1DODON 16 aoust—21 décembre : à Rexxix Souazem, charpen-
! Cet article fait partie de la «table des chapitres augmentés sur le registre»
tier liégeois, pour son travail à la construction de la machine de la rivière de Seyne (6 p.)............ 9oot 16 aoust-921 décembre : à Toussainr Micuez, menuisier liégeois, idem (6 p.).............,... ho5t 24 aoust 1681-/4 janvier 1682 : à Devienne, sur le remplissage de la digue (14 p.)............. 7300f 6 septembre : à Courrox, pour ce qu'il a payé à Despas, forgeron liégeois, pour deux manivelles avec leurs boutons pour la machine et pour cent besches cour- ÉD | ORNE AE AU SA Os AS 14 septembre : à MarcmanD, sur le pavé des rigolles des estangs de Trappes et ailleurs. .......... 10001 11 octobre 1681-11 janvier 1689 : à Gxronrces D’Espa?, forgeron liégeois, à compte des manivelles de la machine de Marly (3 p.)............... 3000t 11 octobre : à Paur Souarem, charpentier liégeois, pour son travail pendant le mois de septembre.. 150 11 octobre : au s° ALLEN, pour six voyes de charbon de terre d'Angleterre qu’il a fourni........... 3oot 11 octobre : au s° Mexoicr, pour fer et charbon de terre qu’il a fourni dans le magazin des forges de la macine tee LE RL UE d'cttimtengt st 64 11 octobre-21 décembre : à Roserr, à compte du remplissage de la digue (3 p.):............ 19008 9 novembre : à luy, pour la fouille et transport qu'il a fait dans l’endroit de la rivière de Seyne qui n’a point esté eslangy.. ......,.. veu. ue... DOOÛ 26 octobre 1681-11 janvier 1682 : au s° Pauzr, maistre de forge de Liège, sur les corps de fonte de fer fondu pour la machine (3 p.).............. 5000 26 octobre 1681-11 janvier. 1682 : à Octer, terrassier, sur ses ouvrages dans les plaines de Montigny (D PR ere sms nusut Abc tua Si Boot 26 octobre 1681-11 janvier 1682 : à Jacques Le Roy et consors, sur leurs ouvrages (10 p.)........ 1900 2 novembre 1/1 décembre : à Mansawr, terrassier, sur ses ouvrages à la fouille de la machine (6 p.).. 3300 16 novembre : à la veuve Cuvyer, pour fourniture de BOIS LEUR eur dt Late nr ter mieeastne SODN 187 À Nomer, pour clouds et chevilles de fer . .. 53ott »°. 23 novembre 1681-11 janvier 1682 : à Bertin, sur le remplissage de la digue (3 p.)............ 1600ft 23 novembre 1681-11 janvier 1682 : à BorsLeAu, sur ses ouviages (8.p.)..:..400i.440....... 1480f 6 juillet: à Lamporré, charpentier liégeois, pour l'entretenement de la machine du moulin de Palfour pendant le quartier d’aoust................. 360
? On trouve également DE Spa.
21 décembre : à Ouuivien Héwon, maistre pesclheur, pour avoir passé la rivière aux ouvriers. ....... 150 13 juillet : à des charpentiers liégeois pour leurs ouvrages (2 pile. 10. 44.. SNS ..... 3671 10° 13 juillet 1681-11 janvier 1682 : aux ouvriers qui travaillent à la machine (26 p.)...... 110764 10° 6° 3 octobre : à ceux qui travaillent à la rigolle de: l’es-
lang de Trapes (2 p.)........ RARES (RS .. 332 18° Somme de ce chapitre... ,. 208573 16°
GAGES D'OUVRIERS
Pour les gages des jardiniers, fontainiers, meusnuers, rocailleurs et autres................., ... 80woot 2 mars-11 may : à Barrazar et Benrueceuy IDau- BRESNE, jardiniers flamands, pour quatre mois de gjages, et Aoof de graliffication, à 200 chacun (2 p.).. ‘80ott 9 avril 1681-janvier 1682 : à Henry Dupuy, pour une année de l’entretenement du pelit pare (4 p.). 121000 À luy, pour une année de l’entretenement de l'Oran-
gerie (hp.)........................... koooft À luy, pour une année de l’entretenement du towr du canal (Æ D.) 04: HR TU Ed na CUT R athoof
À Denis, pour une année de l’entretenement des fontaines (IE pois va FRANS PART 101000 A luy, pour une année des augmentations de som entretenement (4 ny... duree 3142 0h À Ducussxoy, marbrier, pour une année de l’enttretenement et nettoyement des marbres (3 p.)..... 1:80 À BerTiEr, pour une année de l’entrelenemenit des rocailles (4 p.)........ nai etes tait OO
À Le Boureux, pour une année de l’entretenememt du
jardin et fontaines de Trianon (5 p.)........ 18000
4 may : à True, jardinier de la pépinière du Rioule,
Dar. STAR RO de nd done need ee: Goott À Garniem, autre jardinier, idem... ......... 200 À la veuve d’Ocravren Enwy, idem........... 200
À Frapes, qui a eu soin des cignes de la rivière de SON es RNA ER La AU Rare: ba d'A elaai en sdb pe .. 15of À Germain et Lepor, ayant l'inspection sur lesd. cignes etsur les ouvriers des advenues des Maisons Royales. 200ft 20 juin : à Denis le fils, ayant l’entretenement de la pompe du moulin de Launay, à compte de ses gages. 500! 15 juillet 1681-13 janvier 1682 : aux quatre gondoliers vénitiens, pour trois quartiers de leur entretene- FO MA 5 APE D PI CU DR AR Ce 36oott À Ovivier Fieuranr, pour trois quartiers de l’entretenement du jardin et orangerie de Clagny (2 p.). 7650
— VERSAILLES. + 50 À Vaurier, jardinier du potager de Versailles, pour
une année dud. entretenement (2 p.)........ 3000!
À Lemaire, fondeur, pour celuy des ouvrages de cuivre
des fontaines du petit parc (3 p.)............ 1275H
À Baizxy, peintre, pour celuy des ornemens de pein-
ture des fontaines (2 p.)................... 800t Aux meusniers des moulins de Versaïlles et de Tria-
non, pour une année de leurs gages (3 p.).... 3300
Sçavoir :
À la veuve GauDer, ayant celuy de l’estang de
(IE SANS MA ANA EE 2e ED RS 1000 À Dupré, autre meusnier, idem. .... Booîl A la veuve Marcrarp, meusnier..... 8oott
À François Anroine, ayant celuy des deux moulins à Trianon............. 10001!
À eux, pour l’entretenement des graisses et chevilles desd. moulins (#p.)...... Li ie à ee te 595 À Levé, autre meusnier, ayant celuy d’un des nouveaux moulins de Clagny, pour ses gages (3 p.).. 8oaî À GriLow, autre meusnier (3 p.).......... 790f 15 juillet 1681 : aux meusniers de Clagny, pour l’entrelenement des graisses et chevilles desd. moulins. 100f! 15 juillet 1681-13 janvier 1682 : aux cinq meusniers des moulins de Satori, pour une année de leurs
gages (2 p.)..... RATS ee die se 13090!
Sçayoir :
À la veuve Héserr, meusnier (3 p.)... 795#
A Vazzée, autre meusnier (3 p.)..... 8oof À Harax, meusnier (3 p.)....:...... 80oft À la veuve Hinc, meusnier (3 p.).... 795" À la veuve Deuiex, meusnier (3 p.)... 8oof
Aux meusniers de lad, montagne, pour l’entretenement des graisses et chevilles desd. moulins (3 p.)..... 5oof À Lacaupe, fondeur, ayant celuy des ouvrages de cuivre des fontaines, pour une année (2 p.)..... goof 15 juillet : à Fossier, garde du magasin des démolitions et autrés matériaux, pour six mois de gages. 600 15 juillet 1681-13 janvier 1682 : à Le Joncueur, ayant la conduite et recherche des eaux des fontaines CHER dati dinde ee BE ESS ou 20004 À Poriner, ayant la charge de visiter et faire tenir en bon estat les moulins de Versailles, pour trois quartiers de'oes Cages Ka Dal. delete oi sllC are 900 À Jawin, commis, pour recevoir et pezer les plombs et cuivre qui s’employent, pour trois quartiers de ses
Sup (D ue AA) Dee Nice DAUR
A Dauverene, qui pèse le fer idem (2 p.)..... 810 A La Croix, commis aux aqueducs des environs de Versailles, pour avoir l'œil sur le mortier qui s’employe ausd. bastimens, trois quartiers (2 p.)......... goof À Dgsrouir, ayant le soin des démolitions dud. lieu, tro auarthiers (a Di): dec Nid um, 675 À Toucnarp, jardinier, ayant l’entretenement des jardins potagers de Glatigay, pour une année de gages CR EM AE EU le 2 dE nes dua 6 2450où Au s° DE LA Quinn, directeur des jardins des Mai-
sons Royales, pour une année de gages (2 p.)... 2000
Somme de ce chapitre
OUVRIERS A JOURNÉES 1
29 juin 1681-11 janvier 1682 : aux ouvriers qui ont travaillé dans le petit parc (33 p.)....... 143634 7° 52 juin 1681-4 janvier 1682 : à ceux qui ont travaillé dans le Potager (28 p.)........ *... 12637 3° 22 juin-26 octobre : à ceux du nouveau jardin de Péasdon (0m 2 ur dune un 854 18° 4° 22 juin : à Descuapezes, pour divers ouvriers qui ont travaillé dans le petit parc 29 juin : à ceux qui ont nettoyé les chemins par où les processions du sainct sacrement ont passé. . 2168 6° 4° 2Q juin-27 juillet : à ceux qui ont arrouzé les nouveaux plants du pelit parc et environs de la Ménagerie (A D) ee A At 13198 19° 10° 29 juin 1681-h janvier 1689 : à ceux qui ont travaillé à la plaine de Satory et à faire écouler les eaux de la rivière de la Seyne vers Croissy (2 p.)..... 295 6 juillet- 24 aoust : aux charpentiers qui ont travaillé au rétablissement des moulins qui eslèvent les eaux CHERE 5818 7° 6° 6 juillet : aux ouvriers qui ont travaillé avec Viczrarn au nivellement des eaux de Versailles 678 8° 13 juillet 1681-11 janvier 1682 : aux ouvriers qui ont nettoyé les aqueducs de Roquencourt et du Ches- 8984 5° 4° 27 juillet-30 novembre : à ceux qui ont attaché les boutures dans les allées du grand parc (2 p.). 372% 16° 16 aoust-28 septembre : à ceux qui ont travaillé au moulin de Launay (5 p.)............. .. 7971 18° 7 septembre : à ceux qui ont travaillé au moulin de 36ot 11° 21 septembre : à Le Mae, fondeur, sur ses ouvrages de cuivre pour les pompes du moulin de Launay. 200
! Porté à la «table des chapitres augmentez sur le registre».
21 septembre : à Vaucrier, charpentier, pour vingthuit journées à travailler aux pompes de Versailles. 334 21 décembre : à ceux qui ont travaillé pour rechercher les fautes sur les conduites des eaux bonnes à boire.
h janvier 1682 : à ceux qui ont porté des démolitions au magasin et ramassé le vieux plomb
Somme de ce chapitre... .
Pour employer à compte de ce qui est deub aux ouvriers qui ont travaillé les années précédentes . 100,000
13 juillet : à Decosec, serrurier, sur ses ouvrages de Versailles depuis 1678 jusques et compris 1680. 5000
À MarcnanD, paveur, sur ses ouvrages en divers endroits depuis 1678
27 juillet : à Dezeurres, serrurier, pour ouvrages faits en 1674 et 1675
À la veuve et héritiers Louis Naner, charpentier, sur ses ouvrages du Louvre et de Versailles des années précédentes
PARTIES EXTRAORDINAIRES DE VERSAILLES
26 janvier-15 juin : aux ouvriers qui ont travaillé au Pol CDD Rio eine 141998 6° 2 febvrier : à ceux qui ont travaillé aux advenues de Versoiies (pl ..0. ue... eh: T9 D 6° 9 febvrier-15 juin : à ceux qui ont travaillé aux aqueducs de Roquancourt (2 p.)...:..,...,:...1. 27h 9 febvrier-15 juin : à ceux qui ont travaillé aux rigolles de la plaine de Satory (11 p.)..... 27174 0° 8° 16 febvrier-15 juin : à ceux qui ont travaillé dans divers Phare (D D} 121. rie. 2265K 3° 16 febvrier : à ceux qui ont transporté les tombes de la paroisse 16 febvrier- A may : à ceux qui ont travaillé au nouvon polie (4 D) Ni die, ho 359 3° 9° 30 mars-1°® juin : à ceux qui ont travaillé aux aque-
ducs de Saint-Cir et de Bailly (8 p.)... 2623 5° 6°
? La colonne des ordonnances contient l’article suivant qui ne se retrouve pas parmi les ordres : «Au s° DE LA QUINTINIE, pour son remboursement de ce qu'il a employé en achapts de grains, paniers et autres ustanciles pour le Potager de Versailles , depuis le 1° octobre 1679 jusqu’au dernier septembre 1680, non enregistré. .. 3048.»
30 mars : à ceux qui ont travaillé au magazin du
Bois d'Apeye.-r ess Peu eut 237" 30 mars : à ceux qui ont labouré pour semer du gland
ét taillé les arbres verds.......,.... HN 1144 9° À ceux qui ont labouré et marcotté la pépinière qui est entre Seaux et Ghatenay.......... 144:%r get k°
6 avril : à ceux qui ont arraché et planté des arbrisseaux dans le parc... ..................1 170 3° À ceux qui ont rétabli les pompes du s° Francine. 120 8 juin: à ceux du régallement des routes de Trapes, Viet 2. 7 LS IN JUL BAM 85 10° 8 juin=15 juillet : à ceux des rampes du bout du canal du jardin de Trianon (4p.)........ HRROLE er 0 20 avril : aux terrassiers qui ont eslargy les rigolles de Satory, parfait payement de 62706 18° 6* pour lesd. DUAL HS LMD, BUT AL UT. 56564 18° 6% 26 janviér-15 juin : à Ducons, à compte des ouvrages qu’il fait au nouveau logement des Pères de la MAÉSIOR ET QU RL PEL EE PURE koott À luy, sur ses ouvrages en différens endroits (4'p.).. ie ie PAGES OMAN SELS ANNEE 5000 26 janvier-15 juin : à Dionis et aux héritiers Daxezesert et autres menuisiers, à compte des ouvrages de la Sue EPA NOTES MARQUIS TUE 20008 Aud. Dioms, sur ses ouvrages de la Surintendance CPAM AN ORT R RS ENIRSNR LS APE Ar 8700tt 26 janvier: à Mazeuwes et Jouvexer, sculpteurs, à compte des amortissemens des combles du chasteau. 1500ff
À Lescuiquier, chaudronnier, à compte des couver-
‘tures de cuivre qu’il fait pour les regards des fontai-
MO A Le aa ve Va ie do du sus hooï
26 janvier 1681-11 janvier 1682 : à DuranD, pour avoir transporté les tuiaux de l'Isle Royalle, et avoir fait la tranchée depuis le troisième réservoir jusqu’à la Piramide ans le parc ................:4.:4..4.. 2764 9°
2 febvrier-3 mars : à luy, pour les réparations du troisième réservoir derrière la Grotte (2 p.).. Ao8f 18°
28 décembre 1681-11 janvier 1682 : à luy, sur le con-
roy des bassins de la fontaine des Sources (2 p.). 4ooft
26 janvier- 25 may : à LEMAIRE, fondeur, à compte des robinets d’un pied, manivelles de cuivre et corps de pompe pour Versailles .................... 1000!
A luy, sur ses ouvrages du moulin de Launay et pompes
lu s° FRAnNGINE . ....... NEA ANSE LINE FM 1000
À luy, pour deux robinets de 8 pouces et deux sou-
À luy, sur ses fournitures pour les pompes et fontai-
APS. se... ss... ....... .
SSL RAS ORS RAE RES LS Den ee PACE PA OR RL 1000
26 janvier : à luy pour les travaux de l'estang du Bois d’Arcy et vuidange des rigolles............... 2941 a fevrier - 8 juin : à Trévenor et Le Maisrre, à compte de la maçonnerie de la pelite escurie (3 p.).... 8ooof a febvrier : à Tarn, térrassier, à compte des routtes du bois de Trapes......:...... FCI ERNe 80ott _ febvrier 1681 : à Maierer, pour 1101 muids de sable de rivière, à 5o sols le muid, pour les allées de Versadioges sm Ter PDC 27598 10° 30 mars 1681-11 janvier 1682 : à luy, sur les bonnes terres qu’il transporte autour du Parterre d’eau.. 200 À luy, sur la recoupe qu’il transporte dans les allées du petit parc(25 p.).................... 12300 À luy, sur le transport des terres devant la Surintendancé {9 p. ÿ. “men LS sas hoof A luy, pour 110 thoises un quart 38 pieds cubes de sable qu’il a porté dans le petit pare........ UVFLEUTE a febvrier : à GErmanN, pour amas et voiture de cinquante boisseaux de graines de hestre .....:... 525 13 juillet 1681-11 janvier 1682 : à luy, pour la nourrituré de cent quatre-vingt-quinze cignes pour les neuf derniers mois de l’année 1681 (3 p.)...... 28634 10° 2 febvrier : à Micuec, menuisier, pour ouvrages faits
en divers lieux de Versailles. ........:....... 3111 2 febvrier-25 may : à Decosez, à compte des portes de fer pour l'escalier de la Reyne (2 p.)....... 2000 À Houzeau, sculpteur, pour douze vazes de pierre posez sur les murs de la grande et petite escurie. . ..... 9601 À Gina», sculpteur, pour des vazes......... 1811 À Varesaur, vannier, pour fourniture d’hottes, pahiers et autres ustancils. ............. de +. GA HD) 6 febvrier : à PaDELAIN, ramoneur....... 761 16°
7 febvrier : à Mazières et Hanicze, entrepreneurs, pour parfait payement de 3773 6° 8° pour ouvrages par eux faits pour les offices de M** la Dauphine et de M” »e LU RE MER PR ee . 22784 6° 8°
9 febvrier : à Lespés, entrepreneur, pour quatre ponts qu’il a faits sur la rigolle qui amène de l’eau du Chesnay dans l’estang de Clagny................. 1544 8°
13 avril : à luy, sur le rétablissement de maçonnerie des petites pompes à Versailles . ............. 5oott
20 avril : à luy, parfait payement de 19549 6° 5° pourla maçonnerie du réservoir de Saint-Cir. 5949 6° 5°
18 may-1°* juin : à luy, sur les regards de Saint-Cir ÉD PR IR EN IRAN PAR 3100N 9 febvrier : à Prevosr et Buxez, terrassiers, à comple des transports de terre pour l'allée de Saint-Antoine hors le gratdpee. 23 2 CUS UE AE ent 1000
A Denis, fontainier, pour soudure employée aux ouvrages extraordinaires de 1680.......... 2567 19° 19 juin : à luy, pour réparations exlraordinaires des fontaines..... RER: 8008 9 febvrier-1* juin : à Lucuer, serrurier, à compte de ses ouyrages pour la grille des cours des escuries du ROME ue Dep maris 10008 30 mars-21 juin : à luy, sur ses ouvrages des porles de fer, tant du chasteau que des descentes (3 p.). 36oott 9 febvrier : à FLawanp, sculpteur, à compte des trophées qu’il fait sur le cintre des croisées de la grande CEE CPR USE rat MdHBDON À Duvaz, fondeur, à compte des vazes de bronze qu'il fait pour servir dans le petit parc de Versailles. 1000 9 febvrier : à Masse, chaudronnier, à compte des amorlissemens de cuivre qu’il fait pour les combles du æhasteau de Versailles... ,.1.,.%.:,4.,:::a000t 27 juillet : à luy, pour ouvrages qu'il a fournis aux fontaines du petit parc 19901 13° 11 febvrier -17 juin : à François Cousran, menuisier, sur la grande escurie (16 p.)..... nus a mOn 11 febvrier-17 juin : à Niver, menuisier, sur les lambris de la chapelle de la grande escurie (8 p.).. 41004 11 febvrier-2 mars : à Messerer, greffier de l’Escriloire, sur ses vaccations (2 p.). Le EBon 11 febvrier-16 mars : à Auer, autre greffier, idem CE A ON AE OS 1 1 À Lixe, marbrier, à comple....,.......... 4hoot 3 mars : à luy, sur le pavé des escalliers et gallerie basse du fond de la demy-lune.. .... .. hooï 22 mars-15 Juin : à luy, sur le pavé par bande fait 3hoot : à Manrcuanp, serrurier, sur ses ouvrages de serrurerie (14 p.)....., 5300t
11 febvrier-20 may : à Leuoncne, peintre, sur ses
aux palliers de la grande escurie (10 Diese
11 febvrier-17 juin
ouvrages de peinture (7 p.)...... 1900 11 febvrier-19 avril : à Fonrvigcze, sur ses ouvrages de mpndieenie (8 D). ini 000 11 febvrier-1 7 juin : à Davienow, sur sesouvrages de menuiserie (8 p.). Li ne 2100 11 febvrier-3 juin : à Grupé, sur ses ouvrages de vi- ReMPOIDi) de his de A DON 16 febvrier : à Henry, pour cloud et chevilles qu'il a 344 19° 6°
À Mariace, pour 228 thoises de treillages. 1484 4°
OUEN, 6 en
en
16 mars- 6 septembre : à luy, pour treillages faits en divers endroits (AR) nie
3792" 19° 23 febvrier-/ may : à Réczé, sur ses transports de
terre de l’Arc de triomphe dans le petit parc, et de la pièce vers la Mesnagerie (7/p.)...13140 2. 5800
23 febvrier-16 mars : à Lecrerc, pour ouvrages de charpenterie fails au moulin de la montagne de Satory (eh Ales dinde Sa 5"
11 may : à luy, pour bois fourni aux moulins, 3438 9°
11 may-8 juin : à luy, pour avoir rétabli ksd. moulins (4 p.)
23 febvrier-15 juin :
modé les pompes (4 p.)........ vs
23 febvrier : à Marie; à compte de ses ouvrages de serrurerie au balcon de M°* la princesse pe Conri el en divers endroits du chasteau.
aux charpentiers qui ont raco-
À Horranps, serrurier, pour divers ouvrages au chasteau.,.... 5374 4° 6° À Mesnacer, pour deux mille cinq cent cinquante bottes de perches pour la closture de l'Arc de triom- Fe : 1930
23 mars : à luy, sur la peinture des treillages du Potager.\. .... ie le dei so Ni til 28 febvrier : à Sourvizce, jardinier blessé, par grati-
enr 4 DDON
Benbions RE ro En MU en AL Lutte ot À RévérenD, manœuvre, idem. ............. 9204 23 febvrier-18 may : à Loisrrox, lerrassier, sur le
15 juin : à luy, pour deux cent quarante-cinq tombe-
réservoir de Trianon (5 p.)..... ie
reaux de glaize pour la Salle du conseil. ....... 9245it 23 febvrier-18 may : à Jaxson, sur ses ouvrages de vitrerie à la Surintendance (6 p.)............ 2700 23 febvrier-27 avril : à Lespinouze, vitrier, sur ses ouvrages en différens endroits (4 p.):........ 15oot 23 febvrier : à Bacnour, sellier, pour cintres de toille cirée aux portes de la petite escurie 75 2 mars-1* juin : à Gagnez, entrepreneur, sur la Surintendance (13 p.)...... -. 28000 2 mars : au s° JacouiEr, pour transport de terres et corps enterrez dans la paroisse au nouveau cimetière de Versailles Re 14464 À Carcer et Poror, charpentiers, à compte des ouvrages de la Salle du bal et autres. ........... 5oott À BourGuienox, charpentier, pour les ouvrages faits id 7084 15° 9° 9 mars : à luy, pour fournitures de bois pour racomohggft 6° 9°
aux escuries de la pompe.....
der les pompes et les moulins de Satory ..….
30 mars: à luy, pour ouvrages faits à la Chancelle-
FTRR TE 327" 6°
27 avril : à luy, sur ses ouvrages et fournitures
Mod Du Lo à die, D due 2
de charpenterie pour le canal et réservoir dæ Saint- Cie. TO td db RCA A luy, pour fournitures et réparations des pompes du
se Rance OO MEN LL PURE 2 mars : à Azzaiw, plombier, pour les soudures qu'il
a employées aux réparations de la plomberie «de Versailles, suivant le certificat... ........... hM14GK 13° 30 mars-25 may : à luy, sur ses ouvrages de: l'Arc de triomphe (4 p.)....:........... ma at des Code 0 20 avril-4 may : à luy, sur les pavillons de: l’avantcour du chasteau (2 p.}.......:........... hooof 11 may : à luy, sur la Surintendance... .... 2000 1% juin : à luy, à compte du parfait payement de BR a QU ua Qt SE a ao 15 juin : à luy, sur les conduites de plomb pour les eaües du Polager ....................... 925o0û 2 mars : à Dezxurres, serrurier, pour huit visses, pour les pistons de la grande pompe ........... 120N 2 mars-4 may : à Lecros et Massou, sculpteurs, sur les guéridons et piédestaux de la fontaine de lArc de triomphe (4p.)........................ 25oof 2 mars-11 may : à Lecomre, sculpteur, sur la petite égauie (ape) 19 de ta honte Hrslls cuir 20008 9 mars : à luy, pour six vazes de pierre de Sjaint-Leu pour le mur de la petite escurie du Roy du cossté de la grande avenué........................... 5a9ft a mars-1* juin : à Coisveau, sculpteur, sur les ornemens de bois et plomb des quatre pavillons de l'avantcou UR Ne ah dubi aise eau RADIO > mars: au s° Guimoxr, pour quatre-vingt-treize glaces pour l'escalier du Roy.............. 1109oî 3 mars-17 juin : à Couun, sur le pavé de lla grande escurie et de la chaussée (4 p.)............ . hooott 3 mars-3 juin : à Bourpon et Marin, sur lées bornes dont ils ont fourni la pierre de taille, pose cet massif dessous (LL Dee siur à de catinsils etais asc HAODT 3 mars : à Drcourr, vitrier, à compte sur ses ouvragese. Re UN noms nine nie ent ss suit EDON À la veuve Garzrar», vitrière, sur ses ouvragges (2 p.).
di ins ai Si Le LÉ RC db 9 mars : à Mouerre, maçon, pour réparation die maçonnerie dans le chasteau de Versailles. . . ... «00 ,1/" 9 mars-1* juin : à Taévenor, sur le transport de terres de la petite escurie du Roy (6 p.)...'.. 12500 9 mars-27 avril : à Le Roy, sur le transporli de terres qu'il fait au nouveau cimetière (A p.) ......... 1700 26 octobre : à luy, pour transport de pavé à l'hostel de Seignelay et autres onvrages........... 3551
21 décembre : à luy, pour le transport et régallement des terres des escuries des gardes du corps....... 55 g mars : à Fnapes et Hounouix, sur leurs labours pour la pépinière près Roquancourt.......... 1000 À Dorzor, serrurier, sur ses ouvrages au logement des:Pères de la Missions: à: 2080 4 nue 96e" #pott 27 avril : à luy, parfait payement de 5334 8° 6* pour la serrurerie qu'il a faite en 1680... 1434 8° 6% 9 mars-27 avril : à Lucner et DeLorez, serruriers, sur les grilles de fer pour la closture des escuries du Roy (2 p.)................ LL bia doit of SOON g mars : à Lionnois, serrurier, sur ses ouvrages de Ja chapelle du nouveau cimetières ha ace 300 17 mars-20 avril : à Ranow, sculpteur, sur ses ouvrages-(im pal aude ensrenenienns ste 6ooï 17 mars : à SURAULT, chaudronnier, sçavoir : 176 8° pour 132 livres de cuivre rouge pour garnir les mangeoires el rateliers de l'écurie des chevaux infirmes, et 30oK pour trois modèles faits l'année dernière pour servir à garnir les quatre escuries..... PT ET CU Et A À Beauwey, qui a soin de pezer le fer et le plomb, sur ses journées ........:. Mot re SC DO À Boursauzr, terrassier, pour glaizes et ouvrages qu'il a faits dans le pelit parc ................ 301 12° 16 mars-/h may : à Viry, plombier, sur la Salle du bal (hp) es annénmnssnlehebo vis xs 9000 23 mars-20 avril : à luy, idem sur les pavillons de l’avant-cour du chasteau (2 p.)............. Aoooï 1° juin : à luy, pour payement de 32049 16° pour ses ouvrages de la présente année, dont 15oott comptant et le reste au 15 juillet................ 30494 16° 16 mars : à Jusnne et Brazizuiers, sur la menuiserie de la chapelle du nouveau cimetière et autres.... Booî 16-923 mars : à Vazueraw, serrurier, sur la Salle du bal et Are de triomphe (2p.)......,....... 2000f 16 mars-21 may : à Houzeau et Mazeuines, sculpteurs, sur leurs ouvrages de PArc de triomphe au petit pate (3 pi)... esse deesrees +100 16 mars-927 avril : à Misson et Dergsais, marbriers, sur le cabinet des bains (2 p.)........... ... 3000 23 mars : à Benceron, sur ses ouvrages de la Salle du DM de MA RAT AU RE SENS 6Bol 13 avril : à luy, sur la maçonnerie de l'Arc de triomphe dans le petit pare ....................... 2000 23 mars-1° juin: à Dongay et consors, sur le réservoir de Trianon (11 p.).................. 885oû 30 mars : à eux, à compte des puits de la montagne de la Chiffe, et de ceux qu'il font écurer au Tramblay el A Dos d'A dd dre mdr ie ar AGO it RO
23 mars-2 novembre : à La Pensée et Au Lance, maçons, sur la maçonnerie des regards du petit parc, et pour parfait payement de 16630 1° 8% pour les bancs de pierre de liais faits pour les allées du petit parc Page cord int reGopttaf 61
23-30 mars : à Por, jardinier, sur le gazon du DU DM Een US NX our, 574 17° 6°
23 mars : à Caiser et Poror, charpentiers, sur la Salle du bal... At 0b 0 ON
23 mars-25 may : à Ricnarp, sur ses ouvrages de serrurerie en divers endroits (3 p.)...
23 mars-1° juin : à Bourçausr, sur ses ouvrages de peinture à la Surintendance et autres endroits (4 p.)..
na Us nt A8 D O0
23 mars : à Houasse, sur les tableaux du grand escallier du Roy 1000
23 mars-15 juin : à Fowrec, sur sa sculpture en divers endroits (3 p.)...... 14ooï
23 mars-/{4 may : à pu Cmesnoy, marbrier, sur ses ouvrages de deux piédestaux de l'Arc de triomphe et de: la Surintendance (3 p.).... Ji. b6oi
23 mars : à Prunaowme, sur ses thoisez, arpentages et plans 1000
À GRAILLIET, compagnon charpentier qui a été blessé, par gratiffication. . ...
23-830 mars : à Lacoste, serrurier, sur les conduites de fer qu’il relève en plusieurs endroits du pélit parc CAN Se CLASSE ne D MDOON
23 mars- 15 juin : à Desvaucoins, sur les thuyaux de fer de fonte qu’il fournit (11 p.)........... 3g9000t
23-30 mars : à pu Houx, à compte des thuyaux de FOrQUM IDOPRIT (A Duel hooot 23 mars : à Pazrroy, pour huit cents perches et leur 23 mars-10 juin : à Briquer et Pazzus, sur leurs ou- 30 mars : à CLASSE, à comple sur ses ouvrages de me- 6Goott
30 mars-25 may : à Le Breron, pour thuyaux de fer
voiture PR DNE à vrages de sculpture (6 p.)....... see LS dE nuiserie RENE RE
qu’il a fournis pour les fontaines (2 p.)....... 5ooot 30 mars-14 may : à CnarLor, plombier, sur ses ouvrages de plomberie de la grande escurie (3 p.). 4ooot 8 avril : à PerrauLr le fils, greffier de l'Écritoire, parfait payement de 5000 pour son travail pendant 1679 et 1680, pour toisez d'ouvrages faits à Versailles et autres Maisons Royalles.. ........,,..,.... 94oot 9 avril : à Prevosr, fondeur, achapt de cuivre pour six vazes de bronze qu’il doit fondre à Versailles... 19001
6 avril : à Le Roux, terrassier, pour les tranchées qu’il
a faites dans le petit pare .…... 53 4° À la veuve RameauLr, sur la serrurerie des pompes. .
; 300 À Simon, parfait payement de 1606 pour soixantetreize voitures de graiz pour la Salle du bal... 810# © 6 avril-1 juin : à Mazeunes, sculpteur, sur les ornemens de plomb des combles du chasteau (2 p.). 20001
ss... ..…...
À Carrigrs, sculpteur, pour ouvrages faits aux bordures du cabinet du Roy
25 may : à luy, pour avoir rétabli les ornemens des vaisseaux du canal
12 avril : à Ramon et Grenier, sculpteurs, sur les ornemens de la grande escurie (2 p.)
19 avril : à Bocquer, pour quatre-vingt-dix contrecœurs de cheminées pour les logemens de la grande es- Gal 10°
19 avril: à GERvAIS, serrurier, sur le gros fer qu'il a fourni pour la serrarerie en 1679 et 1680...
27 avril-17 juin :
curie , pezant 8869 livres.
à luy, sur ses fournitures de fer pour la grande escurie et autres (7 p.)....... 3300 13-27 avril : à Duez, ouvrier en ciment, sur ses ouvrages de ciment de la Salle du bal (3 p.).... 1600 23 avril 1681-11 janvier 1682 : à Drescnarezzes, sur les bonnes terres qu’il transporte au Parterre d’eau et ailleurs (3 p.)...
12 avril-13 juillet : à Le Maicre, sur la recoupe qu'il 3050h 14 décembre : à luy, pour les terres qu’il a transporté pour la décharge de la Salle du bal ... 379 5° 13 avril-8 juin : à Poror, sur la charpenterie de la Salle du bal (3 p.).... 2200 13 avril : à Renan, sur la couverture de la nouvelle
chapelle
transporte dans les allées du petit pare (8 p.)...
27 avril : à luy, parfait payement de 912# pour les ouvrages au pavillon du corps de garde suisse de l’avantcours 1 : + S 44 tydall
1° juin : à luy, sur les appentis de l’hostel de Seigne- Boot
13 avril-18 may : à RosizzarD, plombier, sur ses ouvrages de la petite escurie (3 p.)............ 6ooot
ME AR TE TES Lente
13 avril-15 juin : à la veuve Danczeserr, sur ses*ouyrages de menuiserie à la Surinlendance (3 p.). 2700
13 avril : à Francarr, peintre, pour un tableau qu'il a fait et posé dans la salle des gardes de Madame la Dauphine......
13 avril - 4 may : à Baprisre, sculpteur, à compte de la fontaine de l'escalier du Roy (2 p.)........ 3000!
13 avril : à Rocer , sculpteur, sur da figure du Parterre d'equé L 12101: 34 #40) A ME ST de 2 SOON A Maurice Trouix, manœuvre, qui est blessé, par gratiffication ............................. 3ot À Pavizv, soldat blessé, travaillant à la plomberie de la petite escurie. . ... ER RERO 2 Ji FN. 5808 20 avril : à Pinron, carreleur, pour ouvrages faits en diveésendraits, #2 204 Re LA . 308# 19° 3° 20 avril-14 décembre : à Bunez, pour le transport de terre de l'allée de Saint-Antoine et autres parties (Sms ete ire de SA ME EE E 28171 3° 50 avril : à La Caarezue, sur la menuiserie des officest à SAUNA RE RE ER TER +. 1000 20 avril-11 may : à Croissanr, sur la menuiserie des combles de la chapelle et de la petite escurie(2 p.). 20001 20 avril : à GrossevaL, sur la menuiserie de la petite CRRRO EU PS Re ts Ras (ire ton A Micné, pour divers ouvrages de menuiserie. 97" 10° À Leresvre, lerrassier, parfait paiement de 392254 17° 5% pour la fouille de terre et conroy. 28754 17° 6° 15 juin: à luy, pour avoir eslargi le chemin de la cavée de la butte de la petite Normandie, allée vers le péage du-Bois d'Arcy . ......:... NA Pen UNE EE Ro? 22 juin : à luy, pour le transport des terres de la butte de Monthouron dans la place du Marché, à compte de Sn pat AU NE Dé Ur hope ru poor 20 avril-15 juin : à Bounsausr et Gonor, terrassiers, sur leur transport de terre (7 p.)......... ... 3100f 20 avril :: à Bar, peintre, sur les ornemens des fontaines: inst fn He Le AR ER 6oofït 27 avril : à Cuiquin et CHARPENTIER, charpentiers, sur leurs ouvrages de la petite escurie ............ 7oo 27 avril-15 juin : à La Barownière le jeune, sur ses ouvrages de divers endroits (7 p.)......... 5800tt 8° 27 avril : à Mesxarp et Cuvizuter, marbriers, pour leurs ouvrages dans la chambre et antichambre du Roy 14384 15° 29 avril-18 may 3 à Marcrann, paveur, sur ses ou-
..... nn
vrages et réparations en divers endroits (3 p.).. 5168 27 avril : à Coucox, à compte sur les fournitures GUAM 1 1. LOU RQ STE DA EE 6ooott À Le Roux et Le Muicre, terrassiers, parfait paiement de 104984 1° 6° pour la recoupe qu'ils ont transportée et battue l’année dernière... .. ARS 12984 1° 6° À Le Cour et Mimrez, parfait paiement de 3505k 18° pour les terrasses de la rampe de Trianon... 105 18° À Francanr et Ricarr, parfait paiement de goo, pour peinture de la première pièce de l'appartement du Roy à Vonailies 4 4 Rd UN ner 1 Boul
À Rausour et Francarr, parfait paiement de 4300, pour peinture et dorure des deux pavillons de la Renommébn die in. ENT EM EAN SRE 2300
À Porcrov, ébéniste, parfait paiement de 58554 14° 8°, pour l’estrade de marquetterie faite pour la chambre de té Mofge D e io te A A RU 37554 14° 8°
30 octobre : à luy, pour avoir poly l'estrade de laton et estain de la chambre de la Reyne............ 70h
14 décembre : à luy, sur l’ouvrage de marqueterie de la chambre du Roy........... Sa LIT TRE hoof
27 avril-19 juin : à DEsRIvIER, sculpteur, sur les ornemens en bois qu’il fait à la menuiserie de la chapelle AP ESS ET ER PAUL LAN “3 4Boî
h may : à Heron, fondeur, pour une cloche .. 67 2°
h-20 may : à la veuve Jaouer, pour ses ouvrages de vitrerie (2 p.).................. Lou de are
h may : à Barzuy et L’Epée, sur les acqueducs de Saint- CRE R LA Re un Da en Pa terne PRES .. 1000
h may-22 juin : à Gourpon et Rossiexoz, sur leur maçonnerie (9 p.)..................... -.. booi
À eux, sur les piédestaux qu'ils font pour la Gallerie d'eau (4 p.)......%... D HOME TRE EUR OR .. 3100
h may : à Duronr, pour diverses tranchées. 130 14°
À Caron, arpenteur, pour son travail et ouvriers qui luy ont aydé jusqu’au 3 may......... 1190 15°
À Fornin, serrurier, pour ses ouvrages de la petite CRUEL EL Us tee A D AR AIRE, to . 4000
À Bgaupouin, pour douze peaux de cuir pour les POMPES ......s...sessreeserrerssess 68h
À Enoco, pour avoir racommodé l'orgue dans le ca-
binet du Roy..... BV RUE RE AL RER A AUPES ub DAS À Troaxox, pour cordes à sonner les cloches à la pa- TOMBER Eee ea EE RAR A FT ERA 354 6°
& may-1° juin : à Gourpox, sur les pied’estaux de la Gallerie d’eau (2. p.)........... PLUS 2000!
11 may: à Pariser, menuisier, sur l'appartement des capitaines des gardes. ............ AN PET, 5ooî A Gopienon, sur les bastimens et offices. .... 1000 A Missow, marbrier, sur le cabinet des bains. 1000 À Brior, sur les glaces qu’il nettoye......... 5oof h may-1* décembre : à Gacoin, ferblantier, sur les fleurs et feuilles pour les fontaines (7 p.)...... k7oof 1h may 1681-11 janvier 1682 : à Varis, ramoneur, pour avoir fait la visite de tous les thuiaux de cheminée de la grande escurie et autres ramonages (h p.). 488 8° 18 may : à Houpouin et Cozinor, pour trous à planter de pisteas. . . «secoue 3. OO" À Czioun, sur la pelite escurie............ 700 À Barzy, parfait payement de 6ogf 10° pour avoir
labouré et semé du foin sur le glacis de l’estang d’Arcy D RAA AT LE 209 10° 20 may: à Besuin, sur les ouvrages de serrurerie qu'il fait FA NAS 25 may: à Bovcuer, taillandier, pour ses ouvrages hGot 8° 25 may-15 juin : à La Baronnière père, sur la dorure d’un des pavillons de l’avant-cour (2. p.).. 1600
À Lxpace, sur sa dorure desd. pavillons (2 p.) 1600
pour les moulins de Satory et Trianon
À Laporte, doreur, sur lesd. pavillons (a p.).
25 may: à Guérarp et Braupouix, pour voiture de h500 cailloux du Havre, à 124 le mil
À Parurez , autre, pour 6000 cailloux
À Bouze, pour ce qu'il a fait à l'orgue de l’appartement de la Reyne au chasteau de Versailles 210
25 may-h novembre : à Livius Cnuis !, prestre flamand, dessinateur, sur le dessin des advenues, chasteaux, jardins et parcs de Versailles (3 p.)..... 2300
1° juin-10 aoust : à Denors, pour avoir conduit les alignemens de la Mesnagerie et du parc (2 p.). 4g4tt 10°.
1°-8 juin : à La Bru, sur les gazons (> p.).. 7oott 1° juin : à Bouper, sur les fournitures de gros fer 8o0of
À la veuve Romsaur, sur le gros fer qu’elle fournit pour les pompes : à 4 453 Muse uus LS S00f
À Marsy, pour avoir rétabli la fontaine de Bacchus, la Renommée et la Salle du conseil
qu'il fait. ee
À Girarpon, pour avoir rétabli Saturne en la Salle du conseil ARE CRE ue 1317 19° 17 décembre : à luy, pour son payement des journées qu’il a employées en 1680 pour faire les prisées , thoisez et estimation des ouvrages de marbre du chasteau de Versailles : à RecnauDin, sur ses ouvrages de sculpte 66 46 cou UBUNL" À Missox, sur le cabinet des bains ........
À Pasquier, sur le salon de la Reyne.
À Maraur, idem À Hanuoue, idem À MEesnarp, dem À Poussin, fondeur, pour trois robinets de huit pouces et autres ouvrages pour les fontaines 15 juin : à luy, pour un robinet de huit pouces. 900 1° juin : à Lapommeau, orfèvre, parfait payement de 15089 pour les huit trophées des deux sallons de la Renommée, dont 150ott comptant et le surplus au der-
nier juillet SNS LA LD
| On écrit aussi Livin Cruz.
8-15 juin : à Auserr, sur la charpenterie des digues pour joindre les isles de Chatou à celle de Croisy (2 p.). À Le Bogur, dit Dupoxr, et consors, terrassiers, sur la fouille el transport de terre de l'élargissement de la rivière de Seine, depuis Croisy jusqu’au port de Marly (2 p) À Guror, sur ses transports de terre (2 p.)... À Francour, Simox et consors, idem (a pi}:
À FeuizzarRe et consors, idem (2 p.) 1000!
À Dupuis et consors, idem (2 p.)........... goott À Hougr et consors, idem (2 p.).... 11001 10 juin : à Jowarr, sur ses journées à faire des copies
de’plabssi uns ntsucens
si j 200 À Cozcor, fondeur, pour fournitures... ..,., 634 9°
15 juin : à Monin et consors, sur le terrassement qu’ils
font.... 300!
À Fowrezces , sculpteur, sur les ornemens aux consoles des bancs du petit pare
À Turerry et Lacour, sur les advenues de Clagny et
ON
gibier près
À Juicren, marchand, pour dosses de bateau qu'il a
17 juin: à Vizié, espinglier, pour garniture de fil de
Richart (sic) aux croisées de la chapelle, et autres en-
droits .
fournis pour les bastimens de Versailles deu
22 juin : à Laronrans et Sorron, à compte de 33254 17° pour diverses réparations de maçonnerie... 1000
À la veuve Bensaucourr, pour ouvrage de fil de fer de la machine des Fables d’Ésope g24
6 juillet : à Durour, pour clouds de charrettes et autres.
À Lepru et Ricnon, pour avoir voituré de Paris à Versailles plusieurs groupes et figures
16 febvrier : à Basrins, charpentier, sur les caisses et autres ouvrages pour lever les gramgls pisceas à Paris et pour Versailles
1° juin : à Bury, marchand, pour treize bannes de thoile, à 15° l’aune, pour les bastimens de Versailles.
sn
À Duouesne, 1dem......
À Prevosr, dem... ...
À Dorzrav, tailleur de pierre, idem. ......... 3ot
13 juillet : à Marninor, pour avoir racomodé l'horloge de la paroisse
the RÉ Sd dd dd dd Éd
À Doussor, greffier de l'Escritoire, pour avoir vérifié, toisé, calculé plusieurs mémoires d'ouvrages de dorure et autres faits à Versailles, pendant six semaines.. 6oott
À Drouarr, piqueur, qui a été blessé... ....,. 5ott
20 juillet : à Gucer, sur les cabinets qu'il fait pour le Rép sir à te de RU ts boue sr doit
À Roserr Piner, pour nattes fournies à l'aile gauche de l'avantégrs death it euh eine. 40808"
À Léeresvre, Courrier, pour pareille somme, qu’il a employée pour le service des Bastimens. ........ got
A Marcnan», autre courrier, idem. ....,..... 664
27 juillet : à Sirrair, chaudronnier, pour plusieurs ame ee SA ea oo A TDR EEE CONS
10 aoust : à Lecœur, pour fourniture de bois pour les VaiseAde 0 nas UN ein fa ti dou
12 octobre : à luy, pour douze journées de voiture à quatre chevaux, employées à voiturer les courbes qu'il a fournies pour les vaisseaux du canal.. ,........ 190
10 aoust : à Trocxon, pour cordages qu'il a fournis pau les Yaeduxt. 3.4 ie Lie 4 dt A 29 a
16 aoust-19 octobre : à Cozixor, pour le payement des treillages qu’il a fournis (2 p.)........ hit 13°
24 aoust : à Laxer, pour clouds et chevilles. .. 6Go6t
6 septembre : à Lesrane, carreleur, pour réparations de carreaux qu’il a fait au chasteau..........., GAK 4°
12 octobre : à Lespine, pour quarante-neuf muids de sable qu’il a voituré dans le petit parc. ......... 98%
19 octobre : à Durez, pour ce qu’il a payé aux plongeurs qui onl racomodé l'équipage et le clapet de l'estang OCDE NT) APP MR SERRE AS ES ANR ANUR SL ARE Cao
A Le Baron, marchand de bois, pour celuy qu’il a fourni pour les moulins de Satory......... 453 15°
26 octobre : à Poinié, pour deux milliers de bottes de rozeau pour couvrir les escuries des gardes du corps du RoyaVeaiess Mie Un Rs ue, dr 200
2 novembre : à Taevenais, lerrassier, pour plusieurs rigolles pour les conduittes des caues bonnes à boire de Vérsulles +, 06 0 II E GP NS RUE APS EN ANT 8
9 novembre : à Prevosr, pour ses journées à ajuster les ballences et fléaux servant à pezer le plomb et le fer qui s’employe à Versailles. ...,.....,........ Got
30 novembre : à Bré, espinglier, pour treillis de fer aux croisées du garde-meuble dela petiteescurie. 1104 16°
30 novembre-28 décembre: à Parspes Movrow, pour le sable de rivière livré dans le petit pare (2p.). 44ott 1°
. 14 décembre 1681-11 janvier 1682 : à Guyarr, sur la fouille. et transport de terre devant la Surintendance CD : ire Phrase rer, E 'endlniute F0 bd
1h décembre : aux Lrarps, pour taupes par eux prises à Versailles et Saint-Germain... ....... 175 8° 6% 17 décembre 1681-11 janvier 1689 : à Bennarn, sculpteur, sur ses ouvrages (2 p.).......... 43110" 21 décembre : à Burr, pour loilles qu’il a fourni aux deux moulins neufs de Clagny........... 15of 19° h janvier 1689 : à luy, pour toilles cirées et autres qu'il a fournies pour couvrir les gondolles et les nattes qui se mettent devant la Grotte.............. 198 10° 21 décembre : à Houer, terrassier, pour une rigolle pour servir de niveau pour dresser les terres de l'allée en facgidu-chastéal 5 tennis Manet) SAT DA 23 décembre : à Lacreix, pour plusieurs voyages qu’il a fait concernant les Bastimens ........... hot h janvier 1682 : à la veuve Lacurer, pour masticq par elle fourni pour rétablir les conduites de fer des mou- Had de Salontt D teen ii ant OM tot 11 janvier 1682 : à Dessarnow, pour le rétablissement qu’il a fait sur les conduites de fer de lestang de Gagny: à L'Abollonks 24828 0e. At 14 septembre : à Le Roy, tourneur, pour les pommes qu’il a tournées et fournies pour les vaisseaux du ca- DA AL RENE Ne AMD RAD RE PREND dei 44 Det De k janvier 1682 : à Le Roy, natlier, pour natte par DA NTOe, à 0 22 10 A ei dt af Ut : Ga 6! 8°
Somme de ce chapitre... 5h20 15° 8°
MARCHEZ FAITS
29 juin 1681-11 janvier 168 : à L'Évée, sur les regards des aqueducs de Saint-Cir pour les eaux de la MMA CO Dean ad dde. dome ea UD ON
29 juin 1681-11 janvier 1682 : à Tuierry, terrassier, sur les roultes qu'il fait dans les bois de Champgarnié étide Trappes (adipex ns eue e: D4 DON
6 juillet : à Maicrer, sur les bonnes terres qu’il transporte aux allées aboutissant à l'Isle Royalle. .... 3ooft
28 septembre-26 octobre : au même, sur la Surinlendance (ape unes Sheet dues HD OON
6 juillet-26 octobre : à Le Muiçre, sur la glaize qu'il a ransportée au petit réservoir (3 p.)........ 1600
16 aoust-28 décembre : à Le Roy, sur les routtes des bois de la garenne de Sèvre (4 p.).......... 1g900f
14 septembre-14 décembre : à Boursauzr, sur les
! Ce chapitre n’était pas prévu aux recet{es ; il a été ajouté avec plusieurs autres et porté à la table des «Chapitres augmentez sur ce registre», placée en tête du compte.
transports et régallemens de terre de l'allée du Dragon (rt BORD LENS ES TOME TN EL LIU IT 86088 12 octobre 1681-11 janvier 1689 : à Juy, sur la fouille et transport de terre du réservoir sous Roquencon (0 ip.) SIENS RENE UNSS NN EVBTonR 30 novembre : à luy, sur les ouvrages qu’il fait à Triton 0 va Un EE A UE ARE Sy ao 28 seplembre-16 novembre : à La Bnu, sur ses routes du Buisson de Verrières (3 p.)....... 1300 12 octobre 1681-11 janvier 1682 : à Denize, sur ses terrassemens de Roquencourt (11 p.)..... 4200 19 octobre : à Oc1er, lerrassier, sur ses lerrassemens de la plaine de Montigny. .................: hoot
Somme de ce chapitre......... 27300
CLAGNY
Pour les ouvrages à faire pour achever le chasteau et le jardin de Clagny, à compte. ...........,.. 20000 Pour continuer les ouvrages de Clagny, outre 20000! de JO ee eee Reese che: 000!
11 febvrier- 27 juillet : à Cousran, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie (8 p.)............. 97008 11 febvrier-17 mars : à Cocuenr, maçon, sur ses onvrages de maçonnerie (2 p.)................ Goo 11 febvrier 1681-15 janvier 1689 : à MarcuanD, sur ses ouvrages de serrurerie (10 p.)........... 18oott 11 febvrier : à la veuve Caampion, qui pesoil le fer. DS A M EN ER NN ete TOUR 11 febvrier- 8 décembre : à Rosprer, tailleur de pierre, à compte sur les trous, tranchées et'scellement des tringles à tapisseries (11 p.)........... ....... 56of 3 mars : à Davienon, menuisier, sur ses ouvrages de Motelenme 54 AT ENS ee sut ot it Roi À Hasré, sur ses ouvrages de serrurerie. ..,.. 150% 3 mars-10 aoust : à Lasseurance!, appareïlleur, sur différens petits ouvrages du vestibule ct de la chapelle (BAL Le TA a OS 3 mars : à Rarron, pour voiture de quatfe-vingl-trois tonneaux de Saint-Leu pour faire le cul-de-four de la cha- PO, der da veut DO PIS LUE HA NT ONE À la veuve Barse, sculpteur en bois, parfait payement de 225%, pour ornemens du modelle de la gallerie. 125 23 mars : à Base, sculpteur, pour ouvrages faits pour 29 5H
17 mars : à Care, menuisier, sur ses ouvrages. 300
le modelle de la grande gallerie de Clagny......
1 Ou LassurAnce.
17 mars-20 may : à Ramon, sculpteur, à compte de deux figures de pierre de Saint-Leu (3 p.)..... 55ot 17 mars-2 juillet : à Lenoxcre, sculpleur, sur une figure et deux dessus d’arcades (3 p.)......... A5ok 17 mars-29 décembre : à Lixe, marbrier, sur le pavé des deux veslibules, des deux porches de la petite pallerie et le pavé de marqueterie de la chapelle (27p.). 9500t 17 mars- 29 décembre : à Lenonene, sur ses ouvrages de peinturegipihenii vou RER a ra 6838 80 mars- 27 juillet : à Niver, menuisier, sur cent cinquante caisses (a p.):....4144..444,44.4,., koot 80 mars : à La Rozée, lailleur de pierre, sur les bornes qu'il fait... 6icss sise. sis de 450 20 avril : à Le Ccerc, charpentier, pour le rétablissement des moulins. ..5,.46446s45-66660 2545?
A Boy, serrurier, sur ses ouvrages . , ........ 200 20 avril 1681-15 janvier 168 : à la veuve Jacquer, sur ses ouvrages de vitrerie (3 p.)............ foot 20 avril-21 décembre : à Parzus, sculpteur, sur ses OUVrapen (O pit retenue es he SONT 78 27 avril : à L'Épée, sur ses réparations de maçonne- PROS TC ie Lt ts ST dut 6 MUTSASIET BON h may : à Bourcois et La Havce, pour quatre pierres dé Sainte. fin beat Lu Us, 1 mao 3 juin 1681-15 janvier 1682 : à Bourpon, appareilleur, sur ses matériaux pour le revestement des deux terraépes.( 28 Di ru us hlee nd Cible sa 4870 3 juin-2/4 aoust : à Baizutr, greffier, sur ses vaccalions pour la vérificalion des ouvrages (2 p.).... Goot 3 juin-26 octobre : à Lecowre, autre greffier, idem Cm SE Pt uen chine RON 10 juin: à Varisse, pour ramonage de cheminées. 101 29 juin : à Le Coeur et Miusreuce, sur le sable du résevoir de Gabin 5 5 ce ds emriots usa 400 6 juillet : à eux, pour avoir régalé et arrouzé le manège dans le réservoir de Glatigny.......,: 113 10° 2-27 juillet : à Lawserr, pour avoir curé deux puits et la mare de la ferme de Glatigny (2 p.)....... 4G# 9 juillet-6 septembre : à Barzzx, maçon, sur les marches des deux perrons (5 p.)............... 1600 9 juillet : à Héron, fondeur, sur ses fournitures. 100f 16 juillet-8 décembre: à Gervais, sur ses ouvrages de serrurerie (6 p.)-.9574 RL UNS 0, 04 08e 20 juillet : à Mrumec, terrassier, pour ouvrages par luy faits au manège du réservoir de Glatigny.. 106 8* 12 oclobre-21 décembre : à Desniexiet, sur ses ouvrages de sculpture (3 p.).................. 315h 9 novembre : à Mazzer, charpentier, pour les bois
qu'il a fournis pour les moulins de Clagny et de Salory.: 1.1 16 sovembre : à Jowarr, sur les coppies de desseins
SONN N SPSTUO RATER RON TT
qu'il a faits pour servir aux thoisez du bastiment. 1oof A La Croix, sur ses écritures. 4 ....,......, 364 14 décembre : à Penrain, sculpteur, sur les ouvrages qu'il Mein ie Ent SA 0 PO
Somme de ce chapitre...... 417151 16°
JARDINAGES
Pour l’entrelenement des jardins potagers et autres de Clapnitet CHOpis. LiR oei MeRee 16000!
9 avril : à OLuvier FLeuranr, pour le premier quar-
tier de l’entretenement du jardin de Clagny.... 2550ott
MARLY
Pour la continuation des ouvrages à faire aux pavillons et dépendances de Marly................. 200000
Pour augmentation desd. ouvrages... ...... Gooooï
MAÇONNERIE
16 febvrier 1681-11 janvier 1682 : à Bariy et L’Espée, à comple sur les murs de closture du parc CAS D de eue ee nee ete ADO
16 febvrier 1681-11 janvier 1682 : à eux, à compte sur le grand basliment (13 p.)............. g200N
12 may : à eux, sur les aqueducs et aires pour poser les plombs des terrasses du grand pavillon... ... 5oot
20 juin : à eux, sur le mur de closture du vallon de MO ed eee Are dede les .. 1000!
28 décembre : à eux, sur la maçonnerie au grand réservoir sur la gauche en entrant aud. vallon... .. 6ooft
16 febvrier 1681-11 janvier 1682 : à Rocuer, à compte des murs de closture du pare (42 p.).. 49300
12 may—28 oclobre : à luy, sur la maçonnerie de la pièce d'eau tar Delhi is ec iétiiniie: 480000
28 décembre : à luy, sur la maçonnerie des deux grands réservoirs sur la droite en entrant au valon de Marly... 4, 200 Re RE CT MO Fo re 7oot
2 mars: à Quersz et Mévace, à compte des puits et aqueducs ....... DAT Dh ES DA à es (2 PUR
12 may : à River, sur la menuiserie du grand bastimentio: A0 SRE A QT CAS LPO Dr D0 00
À Bouré et Forprix, sur la serrurerie qu’ils font aux rampes des pelits pavillons ...,...,.......... Boot Aux ouvriers qui ont nettoyé les aqueducs du valon
pendant trois semaines finies le 10 may..... 639 4°
À ceux qui ont netloyé Îes pavillons et rangé les mattériaux de lattelier dud. valon, pour le passage de Sa Majesté RUES ER PUR po ete 6?
À Marox et Réczé, sur les {ransports de terre qu'ils OT babe 2 ARC Ets EN Elle De dun DA ae: DT OON
À la veuve Taurzuer, par gratification de ce que son mary s’est tué en travaillant aux impressions de peinture dud valomi insu ST MENT IUT a EE a LL + 18 may: à Gogin, maçon, pour ouvrages qu'il a faits 48 10°
Somme de ce chapitre... .. 138568h 10°
aMariy eos. SRG MEME RSR
CHARPENTERIE
> febvrier-28 octobre : à Raouz ne Pierre, dit Laporte, à compte sur la machine de la rivière de Seyne
(Roi. ins Jetta NAN CSN IR in NE) FONOON COUVERTURE.
Néant.
MENUISERIE
2 febvrier-2 novembre: à River, menuisier, sur ses ouvrages au bastiment de Marly (15 p.)..... 16100 2 febvrier- 2 novembre: à la veuve Lavier, menui-
GioD em (ED ia dant eee du de 4 BD OO Somme de ce chapitre. ...... 2h4oof SERRURERIE.
2 febvrier : à Bouré, serrurier, à compte sur ses ou- VAR LI Le hab lbs ete in ee 4 DO 2 mars-18 may : à Bouré et Forprix, à comple sur leurs ouvrages (8 p«}...-..:.:.,:......... 6ooû 8 juin-21 décembre: à eux, sur le gros fer de la pièce d’eau (24 p.)..................... 14200 h-11 janvier 1689 : à eux, sur les grilles de closture et serrures des portes du vallon de Marly (2 p.)... 60of
9 febvrier : à Rouzzter, à compte.......... 5oot
Somme de ce chapitre... ....... 229001
VITRERIE, PAVÉ
Néant.
PEINTURE ET DORURE
2 febvrier-27 avril : à Poisson, peintre, à compte de ses ouvrages (4 p.).............,...... 1250 a febvrier- 27 avril: à Denozigs, autre peintre, ideni.
(AN T2 PASS RE ECES SÉPARER RUE ER 2 «+. 145ot Somme de ce chapitre. ......... 2700 SCULPTURE.
23 febvrier-28 décembre : à Briquer, sculpteur, sur [4 ; ses ouvrages (4 p.)........:...:..:.41.. 1500
30 mars-14 décembre: à Carrier, sculpteur, idem. (12 p.).. 7hooît
9-16 novembre: à Le Hoxere et Jouvener, sculpteurs, idem (3 p.)..
Somme de ce chapitre. .
MARBRERIE
Néant.
PLOMBERIE
13 avril-7 décembre : à Cuarcor, plombier, sur ses
ouvrages (12 p.). nn DD
JARDINAGES ET FOUILLES
a febvrier 1681-11 janvier 1689 : à Manon et Réczé,
à compte des transports de terre qu’ils font aud. Marly Me trs RO O DOI 30 mars : à Marow, à compte sur ses ouvrages. Goott 25 may-12 octobre : à eux, sur le conroy de la pièce d'eau (149 pi) hr ASIA 17200 7 décembre 1681-11 janvier 1689 : à ‘eux, sur le transport de terre du réservoir (7 p.)..
Q mars : à Tuienry et La Cour, jardiniers, sur les trous qu’ils ont fait pour planter les arbres
15 juin : à eux, sur les advenues
15 juin : à eux, sur les fossez qu’ils font pour les conserver at NL ADOOI
23 mars 1681-11 janvier 1685 < à Ménace et Querez, sur les puits et aqueducs dud. vallon (6 p.). 3150
15 juin : à Cnrosnier et consors, sur les petits plans d'arbres au terroir de Marly et autres... ..,.... 6oott
2h aoust : aux ouvriers qui ont nettoyé les pavillons de Marly. RRRRANNE DANE Re
Somme de ce chapitre
PARTIES EXTRAORDINAIRES
23 febvrier-9 novembre : aux ouvriers qui ont travaillé à journées pour dresser les terres des terrasses, net- 10/45 3° 3°
28 septembre 1681-11 janvier 1682 : aux jardiniers qui ont dressé les terres des terrasses et du vallon de Marigefg D ous ik
9 mars : à Le Jonczeur, pour thuyaux qu'il a faict meltre aux aqueducs du vallon.........
toyé les neiges et autres travaux (10 p.).
dira batess eds ORAN:
nb DU
14 septembre : à La Rarzerte, pour la non-jouissance pendant 1679 et 1680 de plusieurs héritages dont il estoit propriétaire, scituez audit vallon, à raison du de- DID PRDL. Se eee MI ENV Nate phase 270
16 novembre : à Baïfcv, pour quarante-trois journées d’une voiture à quatre chevaux, à 124 par jour, et
soixante-deux journées de chargeurs qui ont rangé les
matériaux sur les terrasses dud. vallon. ........ Gogt 30 novembre : à Grzues, du Pelit-Reu, qui a eu les deux 4 807
à Rasarzzes, pour son payement d’a-
cuisses cassées, par gratification.. ........... 21 décembre :
voir neltoyé et mis en couleur les planchers. .... 199h
Somme de ce chapitre... .. 4066 14° 3°
SAINT-GERMAIN
Pour achever le nouveau jardin de Saint-Germain et la
pride qu le doit fermer... RU,
16 febvrier : à Pior, serrurier, à compte 16-23 febvrier (ap): 1100 16 febvrier : à Bouper, serrurier, à compte... 6oott
: à RouLuEr, serrurier, à compte
27 avril: à Rapaizces, parfait payement de 1451ft 9° 4%, pour terres transportées dans la grande place prez 4514 15° 4° À luy, pour fontis remplis dé led. jardin... 98# 5°
12 Ma\:
le nouveau jardin se, een.
à Jean Frapss, pour treillages qu’il a fait pour fermer le bout du parterre en face du vieux chas- : . 1190 5°
13 juillet : à re à comple des treillages qu’il fait pour la conservation du grand jardin.......... 200h 3 aoust : à luy, sur les treillages de la grande allée qui conduit du chasteau au parc.............. 100 28 septembre -19 octobre : à Le Roy, pour le conroy du bassin du parterre en face de l'appartement du Roy lan 288h 19 octobre : à Anam, sur ses transports de terre de l'allée en terrasse au-dessous du nouveau jardin... 100 27 avril: aux ouvriers qui ont labouré les plattes- 189 9° 12 may: à ceux qui ont chargé de terre lesd. plattes-
bandes du nouveau jardin... AREA
bandes en gazon à l’entrée du petit parc... 107h 17° 6°
21 septembre : à ceux du nouveau jardin, pendant 2484 9° 6° 21-28 septembre : à ceux qui ont travaillé à dresser 1714 13° 6° à ceux qui ont voituré et
deux semaines, finies le 13 septembre... .
les terres de salpestre pour le Mail (2 p.).
28 septembre-19 octobre:
dressé les recoupes sur les allées du nouveau jardin
NOUVEAU BASTIMENT DE SAINT-GERMAIN
Pour les fondemens et eslévation de huict pieds au-des-
sus du rez-de-chaussée de quatre pavillons aux quatre aisles du chasteau de Saint-Germain... ..... 200000 29 juin 1681-4 janvier 168» : à Tuévexor et Le Maismne, sur la maçonnerie et la brique des pavillons du Roy et de Madame la Dauphine (23 p.)..... 641oof 29 juin 1681-4 janvier 1689 : à Anrone et Jean DE LA Rue, sur la maçonnerie aux pavillons de la Reyne et Salle des balletz (23 p.)................. 53700 6 juillet-9 novembre : à Mareurx, sur le transport des terres des nouveaux pavillons (5 p.)...... 3350 A octobre : à Rouizzer, serrurier, à compte du gros fer qu'il fournif.......................... 5oott 7 décembre : à Jran-Jaques Auserr, charpentier, sur ses ouvrages aux nouveaux pavillons. ......... 30008
Somme de ce chapitre........ 194650
Pour les dépenses extraordinaires des entrelenemens du
chasteau de Saint-Germain... ..........,... 20000
2 febvrier 1681-11 janvier 1682 : à la veuve Lavien, à compte sur la menuiserie qu'elle fait en divers endroits
(a passe dec se
a febvrier-23 juin: à Prau!, serrurier, à compte de
RL ee se AR AA UR
séstonvrages (6:p.); 5.4 drmuves dei 408 DOI a febvrier : à Franes, à compte du rétablissement des treillages du petit parc.................... 200 Q mars : à luy, parfait payement de 3089 6°, pour les treïllages du grand et pelit pare... ........ 89h 6° 15 juin : à luy, sur l’advenue des Loges et remises à gibier prez Saint-Germain.................. 300û 6 juillet : à luy, sur les treillages pour séparer l’atlelier d’avec le jardin, en face du vieux chasteau... 200tt 27 juillet : à luy, sur ses treillages du grand jardit a RE RP LA ENS RS AN 2h aoust : à luy, parfait payement de 3874 10°, pour ses ouvrages au grand parterre............ 87 10° 28 septembre : à luy, pour cordages et conduites de batteaux, servant à la closture du parc sur la rivière d'Oise burn seit dar 28 décembre : à luy, pour avoir fait décharger et ensabler cent vingt-cinq setiers de gland pour les Maisons Royales, venant de la forest de Lion......,.. 3817"
D mé is af 16 Le OU
2 febvrier-7 décembre : à Menaïer, vitrier, à compte de ses.guyrâges (api). taie ét 6e ve 10700 9 febvrier-21 décembre : à Jean pe La Rus, maçon, à compte de ses ouvrages pour les réparations des murs
1 Ou Pror.
du nouveau pare, à la Chancellerie et à l'appartement de M. os Louvois et de M. le duc pe Lune (35 p.). 19700 9 febvrier-1 9 octobre : à Auggrr, charpentier, à compte de ses ouvrages (12 p.)................... 6200 9-23 febvrier : à Henry Lenonwanp, pour avoir rompu les glaces au-dessus du pont du Pecq (2 p.).... 35oû a mars: à GOuRLADE, pour fourniture de couleurs pour frotter les planchers. ............... 86% 10° a mars-12 octobre : à Apaw, pour transport de terre à l'hostel du Mayne (7 p.)............... 800 18° 26 octobre : à luy, sur le transport de gravois qu'il CAR A Pal NES EST TO 26 novembre-16 décembre : à luy, sur les escarpemens qu'il restablit au pouriour du grand parc (2 p.). RD M NU LRTR SP OPA CT RCE ICE PRET 10 h5ott 9 novembre : à luy, parfait payement de 3914 17° 3° pour transport de BTAVOÏS... sos... 8061 17° 3° 23 octobre-14 novembre : à luy, pour les transports de terre de la machine de Palfour (4 p.). 8154 19° 6° 21 décembre: àluy, pour avoir transporté au Vézinet ha 4° 9° y mars-21 décembre : à Marcnann, sur le pavé du
les terres des escuries de Monseigneur... ...
chemin de Saint-Germain à Versailles (16 p.). 1150of 9 mars 1681-11 janvier 1689 : à RouLuter, serrurier, sur ses ouvrages (29 p.)............. 11b00tt Q mars: à Papecain, ramoneur, pour nettoyement de cheminées et séjour à Saint-Germain pendant le mois de 634 19°
9 mars: à Benraier, rocailleur, qui a rétabli les
décembrederniersa sida nee nan
grottes du vieil chasteau pendant le mois de novembre Diem da den de D aan di LAURE dt 14 décembre : à luy, pour réparations de rocaille à la grotte da petit appartement du Roy...... 3661 13° (oi Q mars: à RABAILLES, sur le transport des terres dans la place à l'entrée du nouveau jardin.......... 200h 29 juin : à luy, pour transport d’immondices des offices de M°° pe Mowrespaw, hostel du Mayne et Surintendance, pour les cinq premiers mois 1681....... b8# 20-927 juillet : à luy, sur ses transports de terre (Re trs taanne nest 214H 15° 31 aoust : à luy, pour voitures de terres de salpestre pour l’alongement du nouveau mail........ 2b8H15° 28 septembre-12 octobre : à luy, sur sa maçounerie aux reprises d’une carrière sous le chemin de Saint-Ger- 341 18°
16 novembre : à luy, pour les reprises qu'il a faites
main (2 p.)..........:.
dans les carrières du Val......,............ 3434
30 novembre -14 décembre : à luy, sur les planchers
qu'il a frottés dans les appartemens des chasteaux (Op eee La RS UE AGDE EN en D, 26 1 9°
9 mars: à La Rue et BerGeron, parfait payement de 121398N 6° pour la maçonnerie du bastiment eti murs de lerrasse du jardin du Val.......,.....,., 1890 5°
16 mars: à Nomer, marchand, pour un grand fléau garny de plusieurs plaques . ............... hhgù
14 seplembre-2 novembre : à luy, sur la nouvelle cloche qu’il fait de la nouvelle horloge (6 p.). ‘32981 8° 2014 6°
28 décembre : à luy, pour contre-cœurs de clheminées
9 novembre : à luy, fournitures de cloud ...
qu’il a livré pour le nouveau bastiment de la Chancellerie el appartement de M. pe Louvois. ....... 1414H 19° 4°
16 mars-9 novembre : à Jouvener, sur la sculpture qu’il a fait au cabinet de M°° la duchesse ne Konrance CORTE Ab 0 UE PE LONG LR EE, ‘aabott
13 avril-19 octobre : à L’Escuyer, pour avour levé les plans du vieux chasteau de Saint-Germain pemdant les
(rois premiers mois de cette année (3 p.)..... 1080t 13 avril: à Lamsorté, charpentier liégeois,, pour le soin qu'il a pris de la machine du Val......... 36ot
6 juillet: à luy, pour dépenses de godrons et. nettoyement fait dans les canaux de la roue de la machine du moulin de Palfour..... AURAS ina ce BON
11 janvier 1682 : à luy, pour avoir posé une nouvelle manivelle à la roue de la machine de Palfour. . .. 304
27 avril-19 octobre : à CuarRuEL, sur ses ouvrages de Conventares (pi 00e ES APE R
27 avril: à Frapes et Le Nonwaxn, pour trois batteaux pour fermer le nouveau parc entre les avamt-becqs Ni L may : à Benrin, parfait payement de 25741, pour
sur la riviere MOIS: 2 DORA AE en
avoir remply de moislon la digue du moulin de Pal-
12 may: à Esriexxe Le Queux, pour avoir firotté les principaux appartemens au retour de Saint-Cloud. 55#
RP ÉOLIEN Re A CR à a
18 may : à Nicoze, pour salpestre. ...... 157 14° 29 may 1681-11 janvier 1689 : à DE LA LanDE, jardinier, pour dépenses extraordinaires au Boulingrin CRD ne LL Cr ir nee TOR 1° juin : à luy, ayant l’entretenement de l’orangerie, pour dépenses extraordinaires. ............,. o7oi 27 juillet : à Jean DE LA Lanpe, pour les six derniers mois de 1679 de l’entrelenement des palissades du grand RADAR © DAnbe di uni Ar A tie 190 À luy, pour l’année 1680..,.............. 3oot 1° juin : à Pinor, limosin, menus ouvrages. 614 10°
16 novembre : à Pixauur, pour avoir vaqué pendant
cinq mois au service des Bastimens, à trason de 50° par Jour OL ae PRET + ee Un A CN) 37 5f 1* juin : à Vanisse, pour avoir raicomodé plusieurs
.. 88gt
26 octobre : à luy, pour avoir ramoné: trois cent trente-
chefainiépé:z a nee ni D AA Er ne deux-cheinées ess se RE" enr 1994 4° 1° juin : à Cuerry et Apaw, pour uine fosse vuidée à Chatel. situ init AAA" Lt ig8ti 0° 1° juin : à Musrez, pour un puisardl qu'il a fait pour le jardin de l’orangerie. ............,..... 156K 3° 8 juin : aux hériliers de Guizzemor, pour ouvrages de serrurerie faits aux chasteaux en 1672,.... 111 19° 8 juin : à Ozanve, pour remboursement de meubles fournis pour trois logemens des porliers au nouveau DAC AE RARE ER RSR ET A Es 22 juin : à luy, pour remboursement d'uslancils fournis pour l’entretenement du nouveau jardin... …. 76 13 juillet : à luy, pour remboursement de plusieurs dépenses pendant les cinq premiers mois de l’année LOGE ANRT 386 13° 91 12 octobre : à luy, pour dépenses faites en juin, juillet 3084 19° 6° 7 décembre : à luy, pour avoir fait ranger les pierres
ns
OL'ADUS TAN RT MAN A SRE er Rte
de la terrasse en face du petit appartement du Roy, et avoir fait rétablir l’allée du Mail. ............. 54 8 juin : à Desenccos, fontainier, pour rétablissemens de plomberie aux chasteaux et moulin de Palfour. 1044 5: 24 aoust : à luy, pour ce qu'il a fait pour conserver la pierre des trois avant-becs servant à la closture du nou- Veau ane 0e RU UM dE airet 0° 6 septembre-28 décembre : à luy ct autres manœuvres, pour avoir scellé en plomb la grande grille de fer du nouveau jar (ap) une quinRnn 1681 4° 22 juin : à Tuévevor et Le Mursrne, à compte el par advance sur les bastimens à faire au vieux chasteau de Saint-Germain. :...... Re UT ES ND Obot 22 juin : à Anroine et Jean pe La Rue, maçons, sur Red PaStimense an Un es EE Net ot 7 décembre : à eux, pour l’entretenement des ciment et dalles de pierre sur les terrasses du vieux chasleau pendant 2080 DELLE MR PERMRAUURE < M Ado 29 juin: à Férow, pour naltes au-dessus de l’appartement de Monseigneur le Dauphin, de M*° n5 Mainrenon et hostel de la Surintendance......... ACT LE (os 29 juin: à Lapointe, pour rétablissemens aux palis de 30% 15°
5 octobre : à luy, pour une année de l’entretien des
la forest pendant les cinq premiers mois. ....
cages qui renferment les ormes de l'avenue des Loges, eschue le 24 septembre........... RAR Mot
6 juillet : à Bnnvuer, pour la sculpture et la menuiserie du plafond éu nouvean cabinet de M°° ne Mon- SESBAR : OS bn daue eiir dEANRERR
13 juillet-23 rovembre : à CareL, sur la menuiserie de l'appartement de M. »e Louvois (12 p.)..... 6200
13 juillet-23 novembre : à Lucuer, sur sa serrurerie EN D ART. ir PEN ARENET SANS Lo
13 juillet : au s Dessannixs, pour six mois du loyer du moulin de Palfeur, escheus le dernier juin.. .. 625
13 juillet: au s' Issou, pour deux années d'une rente foncière de 234 15°, eschues le dernier juin, à cause de la terre de Carrière. ............ 47 10°
13 juillet : à la venve Bezzter, pour l’entretenement du nouveau Boulingrin pendant les six premiers mois s OBS M SR A SRE EN PS ER MO
20 juillet- 30 aoust : à Caarpexrien, sur la vuidange de plusieurs fosses (3 p.)............. 18H17 10°
19 octobre-g novembre : à luy, sur la vuidange des fosses du corps de Gardes-françoises au chasteau neuf (4 phase eme NN ne Ghgtt 13° 8°
23 novembre :àluy, pour une fosse d'aysance. 874 10°
23 novembre : à luy, pour fouille. ...... 75 7° 6°
21 décembre : à luy, pour voiture de sable dans les allées du Boulingrin....................... 75
20 juillet-10 aoust: à Cnenry, vuidangeur, pour avoir vuidé deux fosses au vieux chasteau....... h73 6° 7°
14 septembre : à luy, pour la vuidange de la fosse du corps de garde des Suisses au chasteau neuf..... 208
16 novembre : à luy, pour vuidange d’une fosse à la Chénéllenie sos, RU ARMES CS RTS
20 juillet-g novembre : à Marnnor, horloger, à compile d'une horloge qu'il fait pour le chasteau (4 p.). ba ua se el dt MR UE Site aol
27 juillet: à Mareuin, sur ses transports deterres. 5ooît
16 novembre : à luy, pour enlever les retailles de pierre du chasteau , semaine finie le 15..... 399 59°
27 juillet : à La Have, pour fourniture de tuyaux de plomb pour la machine de Palfour......... Gal 19°
2h aoust-7 décembre : à Poissox, sur sa peinture (19 p)i use es NE NN RE RE SOnR
6 septembre : à Jean pu Ru, pour deux cents caisses qu'il a fournies pour l’orangerie.............. 200
28 septembre: à German, pour la vuidange de deux fosses à l'appartement de M. pe Croissy...... 1074 5°
30 novembre : à Germain, charpentier, pour transport de 18 thoises, 117 pieds cubes de terre au bout du
Mail... Ne Qi SR
11 janvier 1682 : à luy, pour les nettoyemens qu'il a faits au pourtour des dehors du vieux chasteau.... 36H 5 octobre : à Fonreny, notaire, pour vacations à passer les ormiractz de vente, . it usure oo 12 octobre-28 décembre : à Le Roy, plombier, sur ses ouvrages (6 p.)..................... 2300û 23 novembre : à Le Roy, pour nettoyement de lPa- Re M ARE MA OR AE ARR PR RSR PRE En 30 novembre : à luy, pour nettoyement des herbes sur le pavé de la chaussée .........,............ 75h 26 octobre : à Brior, miroitier, pour glaces au teint! pour les appartemens de M°° »e Monrespan, pendant les sept premiers mois 1681.............. 3164 /° 9 novembre : à la veuve Bezxer, pour l’entretenement du nouveau jardin, quartier de juillet. .... 3oof 16 novembre : à Jourver, pour fourniture de nasselles pour fermer le grand parc.................. 176 23 novembre-14 décembre : à Paumier, sur les terres qu'il transporte (4 p.)............... 680N 16° 10° 23 novembre : à AnDeLz, pour transport d’immondoi hais she el biere RS OT OR ON 23 novembre : à Cucey, pour rélablissemens de broae Us Ni hi Ne Ar. ie at or 30 novembre : à Paquier Laurens, pour avoir aprofondi le puids de la cour du cheni............. 4 A ft 14 décembre : aux héritiers François Pasquier, pour le pavé de marbre sur le balcon du nouveau cabinet de M pe Mokrssnénist nu bi an Pt Qnit 21 décembre: à Ormomes, marchand, pour couleurs qu'il a fournies pour frotter les planches des apparte- 8H 10°
11 janvier 1682 : à Guixeugsrne, pour 8 thoises 1/2
Mens An Chatenet er D Ua A Inre
27 pieds cubes qu’il a fait transporter pour fortifier la chaussée de Retz-en-Cruze. . ..... oi es 1 AE On a febviier-g mars : aux ouvriers qui ont netloyé les 53att 9° 5° 16 mars-6 avril : à ceux qui ont rétabli l’allée du MAD CA DEL hein Dit On DM 11° 6°
23 mars:à ceux qui ont rétabli la descente à l’en-
neiges (4 p.)............ Ha de ae us
de Paie in NUE. Lei Bat 84 13 avril-20 juillet : à ceux qui ont eslagué les arbres des advenues de Saint-Germain suivant les rôles
avril : à ceux qui ont arraché les souches
des routes de la forest de Saint-Germain et de celle de
Creni Pa Du, ont dis Le en”
1 Mauvaise orthographe pour tain, de stannum.
22 juin : à ceux qui ont dressé les Lerres portées pour la continuation du nouveau Mail. .......... 159 2° 27 juillet : à ceux qui ont esteint le feu dans la garenne de Vezinet le 4 juillet, ........,.... 46K10° 16 aoust : à ceux qui ont réparé les chemins de la forest de Saint-Germain à celle de Crouy.... 59754 14° 6 septembre : à ceux qui ont travaillé à porter les terres, pendant deux semaines finies le 30 aoust der- NS Ps AHMBNOT 6 septembre : à ceux qui ont voiluré des recoupes
APTE ETAT AR ANNE LA Le OR
dans les allées du nouveau jardin. ........, 1054 8° 14 seplembre : à ceux de l'allée du Mail.. 105 14° 26 octobre 1681-11 janvier 1689 : à ceux du nou- 10374 15° 21 décembre : aux ouvriers à journée qui ont rangé
veau jardin jusqu’au 20 décembre (10 p.)..
les pierres qui estoient sur le chemin de Saint-Germain à Verbatlliess 25 issus: NO PPNORES Q'RStSTeE GS
21 décembre : à ceux qui ont rélabli le chemin de la descente qui conduit au nouvel hospital de Saint- ÉS 400 NI ALU Pa PERS HSE ER DEAN CAN FA TS
28 décembre : à ceux qui ont cassé des grais dans les routtes du grand parc, pendant deux semaines finies le
Aer VOA
TONECeRDEE. ns ur A NN PR Uni
Somme de ce chapitre !....
ÉGLISE DES INVALIDES
Pour les ouvrages à faire à Péglise des Invalides... . LS ÉTEND ANT ONTON
MAÇONNERIE
20 avril-10. octobre : aux entrepreneurs, à compte ÉCROT PR ON PE) RAP
LE LOUVRE ET LES THUILLERIES
26 juillet : au s° Fossier, pour une couverture neuve mise à une des glacières de la Reyne, aux Thuilleries. got h janvier 1682 : à Marmieu et Pixarp, pour leur payement des ouvrages de maçonnerie par eux faits en Le neue NS CU OPA ‘À Tuissier, menuisier, pour son payement entier des
1681 au Louvre...
ouvrages qu’il a fails en 1681............ 1964 0°
! La colonne des ordonnances contient l’article suivant, qui ne se retrouve pas parmi les ordres: «Au s° DE LA Quin- TIME, pour son remboursement de ce qu'il a employé en achapts de grains, paniers et autres ustanciles pour le potager de Versailles depuis le 1° octobre 1679 jusqu’au dernier septembre 1680, non enregistré... ............. 3018»
À Feuicrârre le jeune, lerrassier, pour ouvrages par luy faits pour le rétablissement du grand bassin et des conduites du jardin des Thuilleries en 1681..... 45ot
À Mowrieny, pour son remboursement de ce qu'il a payé pour achapt de terre et fumiers pour l’orangerie en OUR Le niet dents Lesage CENADO 4°
À Jusriwg, mentusier, pour son payement des ouvrages de menuiserie faites à la petite escurie. .. 15834 19° 3°
Somme de ce chapitre... .. 27144 17° 8°
VAL-DE-GRACE
21 juin-16 aoust : à Prépor?, sur sa maçonnerie CRD OÙ 16 aoust : à CLiquin, sur sa charpenterie.. .. 2000 À Marerion, serrurier, sur ses ouvrages. ..... 100 A Huanr, menuisier, sur ses ouvrages. ....... 250 À Saine , autre menuisier, sur ses ouvrages....: Dot
Somme de ce chapitre. ......... 54oot
Pour lachèvement de la Vennerie et autres ouvrages à Jare à Fontainebleau. ....,......
18 juin-3 août : à CLéwenr et La Joux, maçons, sur les ouvrages des escuries de la Vennerie (4 p.). 120008 18 juin-23 juillet : à Hansan, maçon, sur les réparations du chasteau et maisons qui en dépendent LR Ed AS RE RS Ts ROSE St 18 juin-3 août : à Manor, charpentier, sur ses ouvrages des escuries de la Vennerie (3 p.)...... 6200 18 juin-6 juillet : à Monriuon, charpentier, sur ses oùvrapes du chény(avp:) 021 La RARES. 7 boit À Dusois, peintre, sur ses ouvrages (2 p.)... goof 18 juin-23 juillet : à Ausny, paveur, sur ses ouvrages LS DD Le: de da sb ban rit dr owubanun Bo 18 juin-23 juillet : à Ducaemn, paveur, sur le pavé du cheny derrière les escuries (3 p.).......... Boot 6 juillet: à Sorer, sur la menuiserie qu’il fait aux SOU PAS S innta ils ieu ue LODOU À la veuve GirarD, sur la plomberie idem... 1000 À TisseranD : sur la vitrerie idem........... 15ott 6 juillet-20 septembre : pour les menues dépenses du 6 juillet au 20 septembre (8 p.)....... 3559 6° 13 juillet : à Benorsr, serrurier, sur ses ouvrages. 5oît
? Les articles de Préror el Gziquin, s’élevant ensemble à 5ooot, sont répétés aux Diverses Dépenses. C’est donc une somme de 5oooï à retrancher de ce chapitre.
RÉ Sd ét cd à 2 di nd à D Sn nes 0, LL 2
ANNÉE 1681.— CHAMBORD
À Girar»p, sculpteur, sur ses ouvrages. ....... 100 29 aoust : au s° LanGzots, notaire, salaires. 1664 15° À la veuve Rossienoz, ouvrages de serrurerie. . 6ooft 14 septembre : à Rousseau, maçon qui a eu la jambe cassée, par gratification.. :........:..,....... hot À Riusaur, autre maçon, idem............. 30h 28 septembre : à Dexize, pour soixante journées qu'il a employées à faire venir des ouvriers et matériaux pour les bastimens de la Vennerie................ 2008 29 septembre : à la veuve La Tour, concierge, par gralfication, en considération du soin qu’elle a eu de NUS ST OO
A BizuaupëL, arpenteur, pour avoir arpenté les terres
faire remplir les six glacières du parc... ...
labourées dans l'enceinte des pallis, levé le plan, tracé et alligné les routes des environs des Feuillars. .... S3oof 30 septembre-1h4 décembre : à luy, pour dépenses à faire suivant les ordres du s° Perir (3 p.).... 5200 27 décembre 1681-12 janvier 1682 : à luy, pour dépenses à compte des labours et deffrichemens des terres comprises dans l'enceinte des palis (2 p.)..... 4oooït 30 septembre : au s° Paceois, greflier de l’Escritoire, sur ses tolsez ef vaccalions.. . ... 57... 4... 1D001 9 novembre : à Varice, pour avoir ramoné deux cent quarante-trois cheminées. ............ on O 16 novembre : à la veuve Bsouer, pour deux cent 38H 10°
3 décembre : à Tiegr, pour ouvrages de charonnage
vingt taupes prises dans le parc et le jardin...
qu’il a faits aud. chasteau ............,,. 371 13°
12 novembre : à Rogerr et consors, à compte des labours et essertages de terre qu’ils font dans l'enceinte des pallis de la forest. ...... AN sieste sde NET OO ON
À Harié et Hamon, sur le gland qu’ils ont amassé dans la forest pour planter...... An PRRNRT AS CU AIG DE
À trois hommes qui gardent les trois portes de l’enceinte susd, des pallis:: 2. 22 80 Li RUE, #0 A Niveccon, parfait payement de 288h 9°, pour 1802 Hat FOBT
thoises de routtes pour la chasse ........
Somme de ce chapitre... .. 43504 3° 6°
CHAMBORD
Pour l'achèvement des ouvrages de Chambord et le bas-
liment des escuries pour trois cents chevaux... . 40,000
23 juin-26 aoust: aux nommez Hagerr, maçons, sur les escuries (3 p.)........ Li ue A MOTO À Aumoux et Rarv, maçons, idem (3 p-). ... 6700 23 juin-7 septembre : à Tanvevor et Maucé, menui-
siers, idem (7 p.)..... se DANS ANE AS OO
COMPTES DES BÂTIMENTS. — Il.
23 juin-7 septembre : à Bonner, menuisier, idem CPR SUR PR AR A NN AO ON 23 juin-7 septembre : à Cuvizuier, serrurier, idem (7 DOTE ETS AS TE NE AG uot 23 juin- 26 aoust : à Coruier, serrurier (6 p.). 700 23 juin-26 aoust : à Varnix et Mocouor, sur les réparations de maçonnerie du chasteau (3 p.).... 2100 23 juin : à Ragy, charpentier, sur les réparalions du CHASTEAU Qi rene MANN RE CR SOON 1 4 juillet-7 septembre’: à Rasv et la veuve CLémenr, charpentiers, idem (3 p.) ................. 1700f 23 juin—26 aoust : à la veuve Leresvre, plombier
CO nee on 2e al :. 1300f 23 juin-7 septembre : à Grouar», sculpteur (3 p.). NN OR DA ARS NN Se 2e die
23 juin-26 aoust : à Larorre, peintre, sur les impressions de peinture (3 p.)........ ARS 1000! 23 juin-14 juillet : aux vitriers (2 p.)...... Boot 23 juin- 26 aoust : gens de journée pour menues dépenses de voitures, tuyaux, plaques et nettoyement des herbes du.chasteau (3 p.)..........,....... 700t 6 juillet : à Norrer, pour vingt-quatre contrecœurs qu’il a livrés pour Chambord ............. Got 7° 10 août : à Bonnemaire, pour un tableau de six piedz de haut sur quatre de large représentant la Vierge, pour servir dans la chapelle du chasteau ........... Goott 26 aoust : à TEsnier, sur la couverture. ..... s00of 7 septembre : à Juserr, sculpteur, sur les ouvrages LL a LOC CROP PEER CANNES Le PRES ET 100 26 aoust : à [user et GrouarD, sur la sculpture. hooït 26 aoust-7 septembre : à Giran», sculpteur, sur ses
ouvrages (a p.).:...........,%....se ie 3ooût 26 aoust : à Leprousr et consors, sur la vitrerie. 200 À Pomewo, sur le DAMON NT DUREE ON 7 septembre : à Manière, sculpteur, sur ses ouvra- Benne Rues ao dater EAN À Louwsanp, sur les frotages de parquets. ..... 250 À Heron, sur les paillassons.. ,........... 15of
A Descoperz, pour menues dépenses........ 200f 20 septembre-15 octobre : pour les dépenses à faire sous les ordres de M. le comte »’Onmoy (2p.).. 8ooott 19 décembre : au s° Lecoux, pour tuyaux de fer pesant 28,559 livres, à raison de 18“ la livre... 21/oî
Somme de ce chapitre . ..... 5o354tt 5°
Pour les réparations à faire au Palais-Royal, Monceaux , Vincennes, Madrid, parc de Boulogne, le Val, Compiègne, Chambordiet Blois Nr RS EN PA Par 20.000
cité
24 janvier : aux ouvriers qui travaillent aux routtes dans la forest de Fontainebleau pour la commodité de la chôssee EN ESA D RE re ait
1 4 juin : à Czéwenr et La Joue, maçons, à compte des matériaux pour les escuries. pour la Venerie de Fontai- 2h4oot 16 juin: à la veuve Groener, couvreuse, à compte de
nébieag (ar pi) A ISLE ea gs
l’ardoise et latte qu'elle a fourni pour lesd. escuries ne ES UE CS PE EL ARE: LL 2h janvier -1 A juin : à Ja veuve Grram, plombière, à compte du plomb pour lesd. escuries (5 p.).... 43oot 8 mars : à elle, sur la plomberie des couvertures, et du tuyau qui conduit l’eau du chasteau d’eau au ré- SONORE db dE end UE HNAUR LEA AQU 2h janvier-1° juin : à Soner, menuisier, à compte de ses ouvrages (pu). à: sua DL te 000" 26 febvrier-17 avril : à luy, à compte de ses ouvrages de charpenterie de l'appartement de M. ne Cnroissy
7 febvrier : aux entrepreneurs el ouvriers qui tra-
vaillent au chasteau de Fontainebleau. ....... 6ooo
26 febvrier-1/4 juin : à Arsan, maçon, sur ses ouvrâgoes: (Spies india. sn of 26 febvrier-17 avril : à Caapeuze |, menuisier, sur ses ouvrages du logement de M. pe Croissy......... 55of 6 avril : à luy, parfait payement de la somme de 27364 6° 11° pour ouvrages fails à la Surintendance à Fontainebleau: 15.41.01 .., 158606 11° 26 febvrier 1° juin : à la veuve Rossiexoz, serrurier, à compte de ses ouvrages aux escuries de la Venerie (5p.) as hgoott
26 febvrier-14 juin : à Ducnemin, paveur, à compte
ss.
de ce qu’il fait dans les cours dud. chasteau (3 p.). 500 8 mars-11 may : à Musar et Hasrié, sur Îes ouvrages de maçonnerie des murs du réservoir proche les glacières à Fontainebleau (5 p)4....,.44.,2:....42e0bptt 8 mars-27 avril : à TisseranD, sur les ouvrages de vitrerie des escuries de la Venerie à Fontainebleau Les date C0 CU
8 mars-7 may : à Girarp, sculpteur de pierre, pour le fronton au-dessus de la Salle de comédie et réparations aux sculptures du chasteau (2 p.)............. 925ot Q mars : à Girarno, sculpleur, sur le tabernacle de la Belle chapelle de Fontainebleau ............. 10001 23 mars : à Le JEUNE, pour fosses qu'il a vuidées au Palais-Royal et aux Thuilleries. . .. ee 001
23 mars-1/ juin : à Ausny, sur le pavé de la cour du
‘Ou La CHaPELLr.
logement de M. ne Croissy et celuy desd. escuries de la Venerie 68 pe} cesse musee: dt neet 1% avril-7 may : à Varin et Mocouor, maçons, sur les réparations du chasteau de Chambord (2 p.)... 36oott A Razy et Crémenr, charpentiers, sur leurs ouvrages, dde {aip). at ee Ne Ne À Cuvizuer, serrurier, idem (3 p.)......... 19750 À Cormier, serrurier, idem (2 p.)........... 92bot À Tanxevor et Maucé, menuisiers (/{ p.).... 480ok À Bonner, sur sa menuiserie (3 p.)........ 1400 À Leresvre, à compte du plomb du chasteau de Chambord (2 p.)......
À Grouam, sur ses ouvrages de sculpture au mesme IDE PE PENSE ES se à 2 RON À Laporre, sur ses ouvrages de dorure (2 p.). Aoot
ie AMOR Un SOU ee) dev ONE
er
1-95 avril : à Hagerr, maçon, à comple des réparations de maçonnerie, charpenterie, couverture et pavé des escuries nouvelles de Chambord (2 p.)..... 6ooot
1%-25 avril : à Aurioux et Rasy, sur leurs ouvrages 600oft
19 avril-14 juin : à Monricco, sur la charpente qu'il
de charpenferie (2 p.).:......... ue
fait faire au bastiment du cheny, à Fontainebleau (5 p.).
CCC CC
À Lepnousr et consors, sur la vitrerie idem.... 30oot À Pormemoze, sur le pavé idem . 200 Pour les terres à transporter dans la cour et au dehors du CHASTOAN à Lie LA ao NON iAL 2 Ses Er SR IE 11 may: pour menues dépenses failes au chasteau et autres lieu, AGE MeURS .. 1000 19 may-14 juin : à Manor, charpentier, sur ses ouvrages des escurics de Fontainebleau (3 p.).... 3700 3 juin : à Pacsors, greffier de l’Escritoire, sur ses vaceationstà Fontarnebleau.. 412442: 20, 4421408 sno0ot 22 juin : à ANGLARD, sur sa maçonnerie à Vincennes.
ARTE TIOADN
roses
13 juillet : à Jansox, vitrier, sur ses ouvrages à l'Ob- SEPVALOMNER nee 22 “HR Mb ot
13 juillet : à Bour, tapissier, pour une tenture de tapisserie et des chaises qu’il a livrées pour la salle de POb- SEMAIOMÉ 2 LR RAA IN NN Es LU eBOO
23 novembre : au sieur DE LA QuinTiNiE, pour remboursement des dépenses qu’il a faits pour les jardins des Maisons Royales depuis le 1° octobre 1680 jusqu’au 1658 15° 30 novembre : à Franes, pour remboursement de la
1 octobre MOBIL MT UiRe
voiture et ensablement de treize cent soixante-neuf setiers huit boisseaux de gland qui a esté amassé dans
ot ie: ele de “Éndr ie dé dde D 1, à 24
les forests de Saint-Germain et Compiègne, depuis le 29 octobre dernier jusqu’au 15 novembre. ... Agoï 6°
Somme de ce chapitre... 103364 g° 11°
Pour les parfaits payemens de tous les ouvrages faits les
Res dernibnes Une ER ANIME EN 400000!
ORDRES
22 juin : à Azzan, plombier, pour soudures sur la conduite de Roquancourt.............. .… 827 13° 1% juin : à luy, reste de 5445 14° 6°, parfait payement de 274454 14° 6°, pour ses ouvrages depuis le commencemen! de l’année jusqu'au 5 may... 3445 14° 6° 25 may : à Houpouin et Cozuinor, jardiniers, parfait payement de 166634 8° 4%, pour les trous et labours faits en 1680 et les trois premiers mois 1681, aux plants d’arbres des advenues et parcs de Versailles. .. 81631 8° L° À Crosxier, Bertin et consors, parfait payement de 6943 16° 6°, pour trous et labours faits à Roquencourt, Bailly, Marly et Luciennes en novembre 1680 , febyrier, mars et avril 1084 4, 8, aan 35434 16° 64 7 juin : à Germain, parfait payement de 19030 1/, pour achat et voitures de plants d'arbres, pendant les quartiers d'octobre 1680 et janvier 1681, aux Maisons Royale... 2 sde alim Nas 3030 14° 22 juin : à MaronanD, paveur, parfait payement de 392174 15° 6°, pour réparations de pavé de l’avant-cour et autres endroits jusqu’en may dernier. . 12174 15° 6° À Greces Leresvre, terrassier, parfait payement de 7597" 15°, pour transport de bonnes et méchantes terres au nouveau potager depuis febvrier 1680 jusqu’à la fin de juin ent Vals à Li duc ei 2e uvre, 1097 15° A la veuve Le Roy, nattier, parfait payement de 13464 8° 6%, pour nattes fournies en divers endroits en 1680 LUN RO En Ai UE tee Rs RU, 8464 8° 64 23 juin : à La Bnu et Pores, jardiniers, parfait payement de 7350of 10°, pour ouvrages par eux faits jusqu’au 1,9: du PRÉSSRMMOIS AU LA LENS send 2 306 17° À Mucrer le jeune, terrassier, parfait payement de 25049! 1°, pour recoupes du pelit pare, depuis aoust 1680 jasqu’au mois de juin 1681.......... h149f 1°
! Ce chapitre n’était pas prévu à la recette ; il figure à la table des «Chapitres augmentez sur ce registre». Par exception, les articles des ordonnances de ce chapitre ne font pas double emploi avec ies ordres; nous devions donncr done la liste complète de ces ordonnances, contrairement à la règle suivie pour toutes les autres dépenses de ce compte.
15 juin: à Nommer, parfait payement de 3450, pour trois cents boettes de fer pour la petite escurie.. 2450 20 juin : à Prevosr et Buxez, parfait payement de 9791# 10°, pour transport des Llerres de l'allée Saint- ATÉODROS ES LA A A A CET At go1 10° 6 juillet: à Desconpes , parfait payement de 6194 19°6°, pour les transports de terre qu’il a fait pour l’alongement dû nolivea Mare ie ER re 2698 19° 6° A Le Cour et Miusiez, parfait payement de 27611, pour le sable qu'ils ont fourni et répandu dans le mate CARRE PER RSR PR LR REA SRE 2361h 1° juin : à Hoëer et Loisrrow, terrassiers, parfait payement de 109944 3° 9°, pour fouilles et transports de terre et conroy fait en 1680 et 1681 pour les travaux des Grasset it Peu De Le etai 2 6 DOME EN Où 19 juin : à Le Joxeceur, pour reste de 4567 16°, pour les conduites de graisserie pour le grand réservoir de Trianon et du Chesnay........... ARE 25674 16° 22 juin : à Laronrane et Sorron, pour reste de 3320 17°, pour maçonnerie. .........., 2320 17° À Lereevre, pour reste de 3179, pour le transport de terres de la butte Monthouron dans la place du Mar- (ou RP RE PNEU RTE RÉMANE 2170 20 juillet : à Le Roy, terrassier, parfait payement de 8696%, pour le transport de terres du nouveau cime- MODS A Le de a a Le A der dite ets 1499 5° À Meswace et Painoror, maçons, parfait payement de 6h20 11°, pour les aqueducs et puits de maçonnerie de Saint-Cyr pour conduire les eaues bonnes à boire à la MOPACRIONeS e Ua Malaise jvais DOTE ah juillet : à Mazière et héritiers Hanicze, parfait payement de 3830otf 7°, pour ouvrages de maçonnerie faits à l'aile et pavillons du costé du vieil Versailles en 1OBOeL DO EN TT MITA OEM 2830 7° 31 juillet : à Tuéveor et Le Maisre, parfait payement de 94634ogft 10°, pour les ouvrages de maçonnerie faits à la petite escurie du Roy à Versailles en 1679 et 1680, y compris 20000! de gratification. 37549h 10° h aoust : à Dezeurres, serrurier, parfait payement des ouvrages de la barrière de fer au bout du jeu de paume dans le petit parc de Versailles... ........ 459% 9° 6° A Vazzeranr, parfait payement de serrurerie en divers endroits du chasteau de Versailles en 1679, 1680 AGISSENT ANDRE IAA Eu 3824 3° À CuanLor, plombier, parfait payement des ouvrages de soudure et journées d'ouvriers à souder les plombs en divers endroits de Versailles en 1680 et 1681... 192
À Crown, parfait payement de 29314 18°, pour les
ouvrages par lui faits en 1681 sur les brières de la Selle, peut 8?
À Borsceau, parfait payement de 22h 18°, pour ses 77h 18° A Voisin, parfait payement de 2321 10°, pour ses ri-
pour les rigolles de l’estang de Vaucresson.
rigoles golles de l’estang de Vaucresson 371#10° 10 aoust : à Prenre BerGeron, parfait payement de 1440658 15° 1°, pour les ouvrages par luy faits en divers endroits de Vcrsaïlles depuis 1675 jusques et compris 1680 197671 9°
A luy, Mazières et Hanicze, parfait payement de 84goooû 11° 11°, pour les ouvrages de maçonnerie par eux faits en divers endroits de Versailles depuis 1675 jusques el compris 1680 197798 11° 11° 8 aoust : à Niver, menuisier, parfait payement de 2535094 7° 8°, pour ouvrages faits à la grande escurie de 159 7° 8° À Daviexox, autre, parfait payement de 111808 12°,
Versailles en 1679 et 1680
pour ouvrages faits en 1680 et 1681...... 29308 19° À FonrvieLe, menuisier, Rite ent de 5684# 5" 88h 5‘
À Garez, menuisier, parfait payement de 6087 13°,
pour ouvrages faits en 1679, 1680 et 1681.
pour ouvrages faits en 1679, 1680 et 1681. 1287 13 À Laxcourow, parfait payement de 2428H »°, pour ouvrages faits en 1679 et 1680... 728 2° À River, parfait payement de 13294 12°, pour ouvrages fails en 1680. 2264 19° À MarcranD, serrurier, parfait payement de 15628 17° 4, pour ouvrages de la grande escurie en 1680 et 100 : 18281 17° 4° À ArmaxD, autre serrurier, parfait payement de 3686 3° 6°, pour ouvrages faits en 1680...... 1336# 3° 64 À Aucrr, serrurier, parfait payement de 3405 0 pour ouvrages faits en 1680 1405 9° À Besux, autre serrurier, parfait payement de 2425 13°, pour ouvrages faits en 1680 et 1681. 9291 13° À Veor, autre serrurier, parfait payement de 21654 4°, pour ouvrages faits en 1680 . 81544 À Roszin, serrurier, parfait payement de 696% 16’, pour ouvrages de la grande escurie de Versailles en . 96# 16°
À Laworre, serrurier, parfait payement de 613# 17°, pour ouvrages faits en 1680 + 219149" À Boucnon, serrurier, parfait payement de 390%, pour 3014 3° 64 À Hasré, serrurier, parfait payement de 390, pour
VA EN EN AE é
Rs IOON A Le Hoxers, peintre, parfait payement de 6100
19°, pour ouvrages faits en 1680 el 1681... 7o5t 15°
À Raox et Grenter, sculpleurs, parfail payement de 1238h
A La Rozée, maçon, parfait payement de 1936h, pour bornes fournies en 1680...
71881, pour ouvrages faits en 1680 et 1681...
À Desniniens, Pazus et Périn, sculpteurs, parfait payement de 1110, pour ouvrages de 1679 et 1680. 51ot À Mañm, sculpleur, parfait payement de 4194, pour ouvrages faits en 1680... De nv ee DOI À Gousr, sculpteur, parfait payement de 273, pour ouvrages faits en 1680 et 1681.... 3 À Brrour el Pazus, parfait payement de 4o21, pour ouvrages de sculpture en 1680 et 1681........ 9o1tt À Desrinies, parfait payement de 779 8°, pour 10h 8° À Gruné, vitrier, parfait veto de 20844 35° 6, pour ouvrages faits à la grande escurie en 1680 et
ouvrages faits en 1680.
Aa veuve Garzrarn, vitrier, parfait payement de 1338tt 13H 19° À pe Counr, vitrier, parfait payement de 696 7° 6°,
12°, pour ouvrages faïts en 1680 et 1681.
pour ouvrages faits en 1680............ 196% 7°6* A Jansox, vitrier, parfait payement de 593h 3° 3, pour ouvrages faits en 1680 A see ui DUB 900 À Jacouer, vilrier, parfait payement 4394 17°, pour ouvrages faits en 1680 À Girann et Desrarprs, parfait payement de 3064 17°, pour ouvrages de vitrerie fails en 1680.... 106 17° 11 aoust: à Duvar, couvreur, parfait payement de 28909", pour ouvrages faits en 1679 et 1680.. 1009! À Casran et Gervais, serrariers, parfait payement de 53181 9° 3°, pour ouvrages faits en 1679, 1680 et 29314 13° 4° 12 aousl : à Cuauoy, charpentier, parfait payement de 1739 10°4 À Bournon et Marin.
‘, pour ouvrages faits à Versailles en 239 10° h°
tailleurs de pierre, parfait payement de 170761 8°, pour ouvrages faits à la grande escurie en 1680 et 1681 .... 55764 8° À Meusxier et Lanccois, sculpleurs, parfait payement 931 10° 16 aoust : à Boureauzr et Maris, arpenteurs, parfait
de 1063 10°, pour ouvrages faits en 1680.
payement de 1939, lant pour rôles de journées que dépenses, depuis le 11 novembre 1680 jusqu’au 4 juillet dernier, pour arpentage des terres de Satory, Bouvier, ra bDes "OL Unes nie Me De cb 689 18 aoust : à MancuaxD, parfait payement de 122515, pour le pavé qu’il a fait au chasteau de Fontainebleau et lieux en dépendans, en 1679 et 1680 270h 17
2/4 aoust : à la veuve Cnareuse et Huer, menuisiers,
parfait payement de 30291 18° 91, pour les ouvrages du bastiment des offices adossé à la grande aile pendamt 1680 108 re dE ds Uanide HOBOUI LR 25 aoust : à Couran, parfait payement de h130:3H 15°, pour ouvrages de menuiserie de la grande escurie de Versailles en 1679 et1680............. 5103 15° À Macrer, parfait payement de 16928 5°, pour sable de rivière fourni jusqu’à ce jour au petit parc.. 291 5° À Lapewsée et AULARGE, parfait payement de 4528 11° 8%, pour bancs et consoles de pierre de liais flournics D TES SNA Dar AE ANR AE .... 728 11° 8° 26 aoust : à Gervais, serrurier, parfait payement des ouvrages qu’il à fait en la grande escurie jusqu’au 13 de ce mr NUE ER Se ON nNpaS À Larowraine, parfait payement de 39746 16°, pour ouvrages de maçonnerie par luy faits en divers endroils de Versailles en 1677 et 1678.......... 5o/h6t 16° 31 aoust : à Lacoste, parfait payement de 1900 9°, pour les conduites de fer qu’il a relevées et posées pour les fontaines du petit pare en 1681......... lhooï 9° 1® juillet : à Duvaz, fondeur, parfait payeunent de 9995", pour huit vazes de bronze qu’il a fournis à Ver- SNBS Li Ni A0 LD MURS be OR PAL Ut Re ON SOON 9 septembre : à la veuve La Tour, concierge dlu chasteau de Fontainebleau, parfait payement des firottages faits aud. chasteau en 1679 et 1680...... 785M 19° 6° A Ticé, charron, pour ses ouvrages en divers endroits en LOS AI a ADR RE RUE Eure 11115 ter 8?
À Beurigr, chaudronnier, pour les ouvrages qu'il a fait aux arrousoirs de l’'Orangerie en 1680....... A3 À GrrarD, pour divers ouvrages de sculpture fants aud. chasleau en 46 So rit ets rh QUE or À Prerre Morniron, charpentier, pour Îles ouvrages qu'il a fait en 1679 au logement de M. ne Cmasreau- RS EU CPR PAP LUE DELLE on A Louis Morri£cox , parfait payement de 672 (G*, pour ouvrages de charpenterie faits en divers endroits dlu chasteaul ed 1060 PMR LR RAR ANAL, ATaRtOr À Bounsaucr et Gonxor, terrassiers, parfait payement des transports de terre à la grande escurie de Versailles en 1680 et 1681, montant à 13034 8°...,.... «031 8° A Bouneui6non, charpentier, parfait payemenit de ses ouvrages faits en 1679 et 1680........... gco7" 19° A La Porte, parfait payement de 1978h 12°, pour ouvrages de charpenterie faits en 1679 et 1680. 9:78 19° À LoucarD, parfait payement de 20839 1° 6? pour les bonnes et méchantes terres transportées au mouveau potager pendant 1681............... 2489 19° G° 11 septembre : à Jansox, vilrier, parfait payement de
197114 19° 10°, pour ouvrages faits au chasteau de Versailles, petite escurie et autres Maisons Royales, pendant 10804. USE DAC EST NT EAP 10 14 septembre : à Taierry, parfait payement de 1301 9f pour routtes qu’il a faites dans les bois de Trappes et autres pendant 1680 et1681................. L19N 15 septembre : à Tisseranr, parfait payement de 25614 9° 3°, pour ouvrages de vitrerie faits au chasteau de Fontainebleau en 1678, 1679 et1680.. 811 9° 2° 17 septembre : à Esrrenne Yvon, couvreur, parfait payement de 59636 4° 11° pour ouvrages par lui faits en divers endroits des Maisons Royales pendant 1680 et RAA LS ON M dE Red « DOG AN AS 2 octobre : à la veuve Groexer, parfait payement des ouvrages de couverture faits en 1673 à Fontainebleau... ne Mu sets MR LS nb en PL: OO k octobre : à CLéuenr et La Joie, parfait payement de 1301391 18° 5°, pour ouvrages de maçonnerie faits depuis 1678 jusqu’à présent........... 7103 1° 5° A Manor, parfait payement de 31039 13° 8*, pour ouvrages de charpenterie en 1680 et 1681. 57391 13° s° À Bernurier, parfait payement d'ouvrages de serru- Done D PR MN NT at à MON Or 2 4 octobre: à Gnarezue, parfait payement de 2697 17°, pour ouvrages de menuiserie par luy faits en 1681 à l'appartement de M. pe Cnoissy.......... 21474 15° À Cuniuter, parfait payement des ouvrages de serrurérié: file tdém 14 26 2L it Noooftr 0" #0?
À la veuve Rossienoz, serrurier, parfait payement de 87564 15° 9°, pour ouvrages, par luy faits en 1680 el CN D RM ANR URSS EURE ES +511 18006 #50) A la veuve Gnrocner, couvreur, parfait payement de 9952 2°, pour idem. ....... Ne 1399 9° A la veuve Girarn, plombier, parfait payement de 10514# 9° 6°, pour ouvrages faits en 1681. Ah: ht 9° 64 À Gairam», sculpteur, parfait payement de 7224, pour PTS SRE D DARER Ne eERe Lier encens 372 22 octobre : à Aus, paveur, parfait payement de 29654 7°, pour ouvrages faits en 1681..... 1765K 7° A Tisseranr, vitrier, parfait payement de 1268, pour ouvrages faits idem ..................,.... D184 À Hanny, taillandier, parfait payement des ouvrages faits ent 10812 000 POS EUR RES NE PA MT RME 188 A Lergevre, terrassier, pour le transport de lerre qu'il a fait autour du réservoir de Saint-Cir...... 557 5° A Girarnon, sculpteur, parfait payement de 18001, pour cent quatre-vingt consoles de liais pour porter les bancs du petit parc...................,... hoott 34 aoust : à Denize, terrassier, parfait payement de
133021 15°, pour le régallement des terres du pavé du chemin de Saint-Germain à Versailles... .. 2909 15° 7 octobre : à Friquer, peintre, parfait payement de 987%, pour ouvrages par luy fournis à lappartement de Monseigneur le Dauphin à Versailles en 1680 et À Le Cowre, de Boulogne, sculpteur, parfait payement de 120521, pour ouvrages de la petite escurie et autres endroits de Versailles en 1679 et 1680 535att À la veuve Jean ForDrix, serrurier, parfail payement de 14077 18°, pour ouvrages faits en 1680. 10271 18° À Dorvay, entrepreneur, parfait payement de 3579 pour ouvrages de maçonnerie faits à la Bastille en 1677 1179" À Acexis Forprin, serrurier, parfait payement de 16867 14° 8°, pour ouvrages faits à la pelile escurie en 1680 et 1681 38174 14° 8° À Macnrer, sculpteur, payement de deux trophées audessus des arcades du chasteau de Versailles, du costé de latGrotte: en 4680): SR PDP Road ee ta 300 À Raow, pour ouvrages faits en 1680 À Hérauzr, peintre, pour deux tableaux de paysages, parfait payement de 1200 À Ricarn, serrurier, parfait payement de 25648# 15°, 26488 15° À Prou, menuisier, parfait payement de 6108 10°
pour ouvrages faits en divers endroits
pour ouvrages faits idem el à l'ancien hoslel de Gramond en 1680 et 1681 13 octobre : à Giranpox, sculpteur, parfait payement
G1ott 10°
de 800olf pour ouvrages faits en la Belle chapelle de Fontainebleau en 1679, 1680 et 1681 2700
À Mancuann, paveur, parfait payement de 154638 15° 4, pour ouvrages par luy faits en divers endroits, 186384 15° At 18 octobre : à Dupuys, terrassier, parfait payement
depuis 1669 jusqu’en 1681
de 830oti 1° 6%, pour fouilles de terres et conroy aux brières de la Selle et ailleurs en 1679, 1680 et 1681. 170 1° 6°
2h octobre : à Pinarp, parfait payement de la maçonnerie qu'il a faite à la grande escurie de Paris et ailleurs 11545184
9 novembre : à Gourpox et Rossienoz, parfait paye-
en 1081...
ment de 1284 5° 6°, pour les ouvrages de maçonnerie à 78ht 5° 64 23 novembre : à Vizzaix et LeGeNDRE, parfait payement
de 97 19°, pour la couverture de rozeau des escuries .
des Gardes du corps du Roy à Versailles... 9297" 19° À Recxauzr, charpentier, pour son payement des ou-
vrages qu’il a fait à la pépinière du Roule. 488# 17° 4°
3 décembre : à Gacoix, ferblannier, parfail payement 23824 À Aurance et Lapexsée, maçons, parfait payement de
de 74821, pour ouvrages fournis à Versailles. .
39854 19°, pour ouvrages de maçonnerie par eux faits au 14254 19° 14 décembre : à Gournox et Rossienoz, parfait payement de 7997" 13°, pour les pied-estaux de la Gallerie Gi CRE NT HOT MER UMTS 29974 13° À LemaGnrg, parfait payement de 2408#, pour la re-
regard du petit parc de Versailles
coupe du jeu de la longue paulme dans le petit parc de Versailles
À DesenargiLes, pour son payement des terres qu’il avoit commencé d’enlever pour la nouvelle orangerie qui se devoit faire 10931 10° 23 novembre : à Girarp et Raow, sculpteurs, pour payement des ouvrages de sculpture qu'ils ont faits en 1680 à la petite escurie 270
21 décembre : à Le Vasseur, terrassier, parfait payement de 161754 1° 3°, pour l’eslargissement des rigolles hogbit 1° 3° À Guiserr, autre terrassier, parfait payement de
prez Buzanval
394791 12° 6°, pour les ouvrages de glaize des deux réservoirs du Chesnay, faits en 1680 et 1681. 579h 19° 6*
À Le Crerc, charpentier, parfait payement de 500, pour le rétablissement des premier et quatrième moulins de Satory
23 décembre : à Maicrer, parfait payement de 139644 8° 4, pour la fouille et transport de terre du chemin de 1914# 8° 4° À Girarmin, charpentier, parfait payement de 54254,
Saint-Germain à Versailles
pour ouvrages faits à la chapelle des Récoletz à Versailles en 1680, conjointement avec Caaupy, son associé. 14254 À Mazeuxe, sculpleur, parfait payement de 380of, pour les groupes de l’Allée d’eau du petit pare.. 1500 À Mazeues et Houzeau, sculpteurs, parfait payement des ouvrages par eux faits à démolir et rétablir la fon- 1718h 28 décembre : à MancuanD, paveur, pour son payement des journées de paveur et de pavé qu’il a fourni pour les pompes dans les escuries et autres endroits de Versailles. . 3834 9° À Lecros et Massou, sculpteurs, parfait payement de 84ooff, pour les grouppes d’enfans faits à la continuation de l’Allée d’eau dans le petit parc de Versailles.. 1900 11 janvier 1682 : à Dowique Hasrié et consors, par-
taine de la Victoire dans le petit parce
fait payement de 1044 2°, pour esserlages et lahours faits dans l'enceinte des pallis de Fontainebleau. 34ot 4° 6°
À Gauray, menuisier, pour ouvrages de menuiserie qu’il a faits aux orangeries de Versailles... .. 429 10°
Au s° Descopers, parfait payement de 19034 9° 10°, pour menues dépenses faites au chasteau de Chambord
on +684, NEA a dus. , .: 18179 10°
ORDONNANCES
19 octobre : à Prerre Cozzixor, parfait payement de 578# 9°, pour rétablissement des treillages de perches du Pare-aux-Cerfs de Versailles. ............. 278 0°
22 octobre : à Aupry, paveur, parfait payement de 1460 2° 2°, pour ouvrages faits aux écuries de Madame la Dauphine à Fontainebleau en 1680..... 26oû 2° 21
23 octobre : à Mexronnois, menuisier, parfait payement de 34304 19° 2°, pour ouvrages faits à la petite escurie de Versailles en 1680.............,.. 13oît 19° 9% À Crasse, autre menuisier, parfait payement de 3789 a n8 seb OO D°
À Couvreur et veuve Descoperz, parfait payement de
5°, pour ouvrages ; idem... ........
323934 8°, pour ouvrages de menuiserie, idem. 10938 &° Aud. Couvreur, pour ouvrages, idem........ 194K À la veuve Descopsrz et Rapicois, autres, pour ouvrages hs en 16681.1,.,4:/41:.hav. :...4981t, 49! À CaoueLarr et à la veuve Tavernier, autres, parfait payement de 64851 10°, pour ouvrages de menuiserie faite a 468 OA Jo du de ae: cSO0BE OP Df À Jusrixe et BraziLLié, pour ouvrages de menuiserie, idem: A A PARU RU ENT Le 1000 À Gnossevaz, autre, parfait payement de 46271 9’, POUR OUVTAOESS HE, à... es 2 Ne Ne 0870 À Aras, sculpteur, parfait payement de 1434, idem. À Leczerc et Briquer, autres, parfait payement de 881 10° À Macnier, autre, pour ouvrages, idem...... 297
16811 10°, pour idem.......... SERA
À Cover et Paris, autres, pour idem........ hihi À Roussez et Rocer, autres, idem.......... 58ott À Lecours, Raon et Anais, autres, parfait payement de 300 OMR us Ne Ds TU OM h novembre: à la veuve Corcner, peintre, parfait payement de 11369, pour ouvrages faits en 1662, 1664 et 1665 en diverses Maisons: Royalles . ..... 24109 5° g novembre : à la veuve Jacquer, vitrière, parfait
payement de 245694 2° 10°, pour ses ouvrages des Maiïsons Royalles depuis et compris 1665 jusques et compris OBS Ne ANS PL ere 4569 2° 10°
10 novembre : à Houzeav, sculpteur, parfait payement de la somme de 30265, pour ce qu'il a fait à Versailles depuis 1667 jusques et compris 1677......... 9654
16 novembre : à Gossezn et Tançuy, parfait payement
de 2554 10°, pour des instrumens de mathématiques faits à l'Observatoire en 1679 et 1680..... 12514 10° 30 novembre : à Prou et Burrerre, menuisiers, parfait payement de 27099 7°, pour ouvrages faits en divers endroits de Versailles en 1673 et 1674. 34ggtt 7° À Menronxois, autre, pour ouvrages fails aux renrises de Chichy, Saint-Ouen et le Roulle en 1675..... Boat À Dezosez, serrurier, parfait payement de 91129, pour ses ouvrages en divers endroils de Versailles, depuis 1676 jusques et compris 1680............ 194929 A Hanwanr, serrurier, parfait payement de 1329 19°, pour ouvrages faits en la grande escurie en 1680 et 110 SA LS a US DEL AE AR LE LEE TON pa?
A L’Erixouze, parfait payement de 3193 10°, pour ouvrages de vitrerie faits à la pelite escurie de Versailles ÉD TOUR dan nina dés Mo SN 1 à SOON TO À Bourçaur, peintre, parfait payement de A953K 13° 11%, pour ouvrages faits idem, en 1680.. 3534 13° 11° À Grenier, sculpteur, parfait payement de trois trophées faits au chasteau de Versailles en 1680.... 300 À Houzeau, sculpleur, parfait payement de 993, pour ouvrages faits idem, en 1680................ 593K 1* décembre : à François Dureu, pour le payement entier de l’artiffice qu’il a fourni au magasin du Roï en PAC RP SRE ER LRU PRESENT ARS CA 10 décembre : à Maraurin Harsanr, maçon, parfait payement de 1034at 18° 9°, pour ouvrages et réparations de maçonnerie faits au chasteau de Fontainebleau em LOL. ours na dede dote ente set gg LOT Gt À Morrizzon et Sorer, parfait payement de 5854 16° 10°, pour ouvrages de charpenterie faits au chenil, idee Na e en eue à anale see di NS BONE 1160 2:%0N À Créuexr et La Jour, parfait payement de leurs ouvrages de maçonnerie, idem.......... 969 19° 10° À Muzar, Hasrier et consors, maçons, parfait payement de 2016% 4° 4°, pour leurs ouvrages de maçonnerie aux glacières de Fontainebleau. ......... 166 4° /h° À Manorte, charpentier, payement entier des ouvrages au manège de Fontainebleau et ailleurs .., 8584 6° 6° À Savrer, menuisier, parfait payement de 13487 h° 54, pour ouvrages aud. chasteau.. ....... 69874 4° 5" À Jeax Dusois, peintre, parfait payement de 1951 1° A°, pour ouvrages par luy faits aux escuries de la Ven- Den Ni de ea ue eus TOI STI À Jaoues Duonemiv, paveur, parfait payement de 2367 2° 8°, pour ouvrages, idem. ....... 13678 11° À Micuez Benoisr, serrurier, parfait payement de h79# 11° 9°, pour ouvrages, idem... .... hagt 11° 9°
À Cuvisziers, serrurier, pour payement entier de ses ouvrages, idem
À la veuve La Tour, pour frottages et mise en couleur 3584 19° 7° À Beurier, chaudronnier, parfait payement de ses ou-
des planchers dud. chastéau....:.......
vrages à l'Orangerie 1 1 décembre : aux terrassiers qui ont travaillé à l’eslargissement du bras de la rivière de Seyne, sçavoir :
À Hour et consors, parfait payement de 57194 17° 6° À Dupuis et consors, parfait payement de 4755 18° 5%.....
À Simon et consors, parfait payement de 4A54ot 13° 6° 5hott 13° 6° A Morin et consors, parfait payement de 64131 a° 151901, A Boursaucr et consors, parfait payement de 5185 19° 4° 985H 19° 4° À Feuicrare, parfait payement de 4085 9° 10° 3854 9° 10° A Guxor, parfait payement de 5999 1° 6° 85at 1° 6° À Gonxor, parfait payement de 10407# 17° 9° A Dupowr et consors, parfait
payement de 4Ao5h 15° 5°
754 15° 5° Toutes lesquelles montent ensemble à 8217 8° 3°
contenu en une seule ordonnance.
19 décembre : à la veuve Bensaucourr, espinglier, parfait payement de 19524 9°, pour ouvrages de fil de laton qu’elle a fournis à Versailles et Fontainebleau en 1678, 1679 et 1680 he 00) À Varmin et Moquor, parfait payement de 36168 10°, pour ouvrages de maçonnerie faits au chasteau de Chambord en 1680 et 1681 6068 # 10° À Rasr el veuve CLéwexr, parfail payement de 17799 6°, pour ouvrages de charpenterie faits aud. chasteau, hho4 14° 9° À Vazenrin Tesnier, parfait payement de 1583# 9°, pour ouvrages de couverture, idem À Tanxevor et Maucé, parfait payement de la somme de 228164 16° 8°, pour ouvrages de menuiserie par eux .. 1164 16° 8 À Bouper, parfait payement de 63134 19° 4°, pour ouh13# 19° 4° À Bacougz et Picarp, parfait payement de la menui- 1274 6° 81
vrages de menuiserie faits, idem
serie qu'ils ont fait OR DURE
À Cuvicers, parfait payement de 154054 14° 6°, pour: ouvrages de serrurerie... ............: 2445 10° (64 À Corwier, parfait payement de 30614 13 8%, porur Dit A Le Roux, Hassrr et autres, parlait parement «de 2830 19° 6°, pour ouvrages de vitresie faits av chasteau, Meme RU RUN LE QUE RC CURE 139 19° (6° A Lerssvre, parfait payement de 16978H 19°, pour ... 5h9a8t 10°
À La Porte, parfait payement de 3345# 19’ 14%, pour
idem au chasteau et aux escuries. . .. ..
ouvrages de plomberie, idem. .....,.
ouvrages de peinture, idem........... 695 19% 1 1°
À Iuserr, parfait payement de 900, pour oivrages «de 0 So À Ginar», sculpteur, parfait payement de 500!!, àdemm.
sculpture fails, idem............
DEN NAN ou À Gnouann, autre sculpteur, parfait payement «de 40308 5 of À Macwière, autre sculpteur, parfait payement de 600, Le oo tt A Hsruox, nattier, parfait payement de o29tt 14° @°,
20boï, 1dem....
idem...
pour nattes fournies UE à 9° À Pacavin, parfait payement de 504 7° 6°, pour frot- 4 A0
À Bounçerau et Mareau, terrassiers, parfaif payement
tages de planchers... ...
de 3o4 7° 6°, pour ouvrages faits, iem. .... ln 6°
À Aurioux et Rasy, parfait payement de 178468 1 5° ne pour ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture el pavé, fails aux nouvelles escuries de Cham- PONdnius on iasoie à io en 0 ie cpu SR RES
Aux Hasenr, parfait payement de 186111 7° 101, pour pareils ouvrages 5511#,7° 10°
À Boxxer, menuisier, parfait payement de 39691, pour ouvrages de menuiserie, idem........., 15091 2° 6° A Tanxvevor et Maucé, autres, parfait payement de ho4Gh x 4° À Cuvizers, serrurier, parfait payement de 16424 1 4°,
10046 14°, idem ve a
idem..... ins oi ee te RS Ho ai 2 A Razr, charpentier, parfait payement de 244 »° 6°, 184f 9° 64 À Bzaxousr, couvreur, parfait payement de ses ou-
pour ouvrages au chasteau de Blois ......
vrages uee le ses UE 0 À Mgxanrgau, menuisier, parfait payement de 162 10°, pour ouvrages faits, idem............ 1091 10° A Rué, serrurier, parfait payement de 110 8°, pour 20 go 8" À Prenre Sève, peintre, pour ses ouvrages en la chambre des bains à Versailles en 1680........ 3oofût 21 décembre : aux cy-après nommez parfait payement des fouilles et transports de terre faits pour le marche-
ouvrages, idem.
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pied des chevaux pour le tirage des batteaux sur la rivière de Seine, sçavoir :
À Durowr, parfait payement de
TE AMEL EE er 154# 14° 9 A Mon, parfait payement de 1.1; | CHAOS ARR ONRE 278 13°
À CLencer, parfait payement de
6,1 NME Rens qUte 220 9° A Simon, parfait payement de
D 4 Ua Me dace 98# 9°
A Mansanr, parfait payement de 4h77 1° 6%, pour la fouille et transport de terre qu’il a faits au régallement du plat-fondz au derrière des roues de la machine de la ÉNibre de:Séiner 43. sr 11778 1° 6°
À RosirarD et la veuve Hounoyer, plombiers, parfait payement de 169253 18°, pour ouvrages de plomb par eux fournis à la petite escurie de Versailles en 1679, 1OBOL ER LOT. SANTA SAR TEA SERRE 26253 18°
À La Porre, doreur, parfait payement de 361414 19°, pour ouvrages en divers endroits de Versailles en 1679
PTT OT RE A PA AU EM 10 2941 19° À Le Pace, autre doreur, parfait payement de 21694 D DoULrMem 2. CTI A AR NE 5394 15°
À La Porrs, autre, parfait payement de 4580 10°, pour idem et plomb par luy fourni à Vincennes et au Palais-Royal en 1678 et 1679........... 130 10°
À La Baronnière fils, autre, parfait payement de 332914 13°, pour ouvrages faits en divers endroits de Versailles en 1679 et 1680.............. 821 13°
A La Barowmière père, autre, parfait payement de 900164 4° 8%, pour ouvrages faits en divers endroits de
Versailles, de 1675 à 1680........... 195164 4° 81 À Porery, carrier, pour les tambours de pierre four- EU UE ENS AE LP PR AS EURE 64764
À Henry Derer, autre carrier, pour les Llambours de pierre de Saint-Cloud pour l'Arc de triomphe, pendant 108 Qu 2 Nu de ne RME En 6374 1° 3°
À Girarnin, dit Le BourGuIGNoN, charpentier, parfait payement de 176314 5° 4°, pour ouvrages faits en divers endroits de Versailles en 1680 et 1681... 1731 5° 4
Aux cy-après nommez qui ont travaillé au renfonsement du bras de la rivière de Seyne, parfait payement de leurs ouvrages, sçavoir :
À Loisrron, parfait payement de
DE 2 AE ED PAR UP 619 11° 8° À Ccercer, parfait payement de BLQ0M AO DRE LG LG QTR ER hgot 19° 5° COMPTES DES BÂTIMENTS. — 11.
À Morrin, parfait payement de
GET AE RER CEA E 5454 13° 4 À RévérenD , parfait payement de
Bang aan RE ANT 159 À Feuicrarre, parfait payement
doi Lo RD tr en 337" 15° À Srmox et consors, parfait paye-
ment:de: 5G08itD ii, 308 15° À Guxor et consors, parfait paye-
mont! de HO aA D TL LU RE 928 5° 7° À Gonxor et consors, parfait paye-
ment de 5647tt 13° 1°.......... 6hgt 13° 1° À Duponr et consors, parfait
payement de 9536 6° 3%....... 736 6° 3%
À Ducuesnoy, marbrier, parfait payement de 2130, pour les ouvrages de pavé de marbre faits en 1680 pour le salon des gardes de la Reyne.............. h30ott
À Bonxeuer, pour six tableaux faits en 1680 pour la chambre de Monseigneur le Dauphin... ... 1200
A Le Moy, de Paris, peintre, parfait payement des ouvrages de peinture qu’il a faits sur les glaces, et desseins pourles Rérdeures: 42e ti hGot
À Jaques Le Paurre, pour deux planches gravées de l'élévation et profil du Noviciat des Jésuites... .. 330ott
30 décembre : au s° Desvaueonns, parfait payement de 1037454 1 0°, pour les tuyaux de fer de fonte qu’il a fournis pour les conduites des fontaines de Versailles et pompe du moulin de Palfour en 1681......... 18864 10°
k janvier 1682 : à Dimancne CnARRUEL, couvreur, parfait payement de 11774 7° 10°, pour ouvrages faits en divers endroits des Maisons Royalles en 1679 et 1680... FORT POP EPL RRRT PET CNT AIT PRE 397" 7° 10°
6 janvier 1682 : à Missox, Le Grue et Dergais, marbriers, parfait payement de 651640 15°, pour ouvrages par eux faits en divers endroits de Versailles depuis 1670 jusques ef compris 1680..:...1:,,.1., 29427 15°
À Manrinor, parfait payement de 2800, pour la nouvelle horloge de Saint-Germain-en-Laye. ...... 6oott
Somme des parfaits payements.. 528626 15° 5°
ARC DE TRIOMPHE
Néant.
GOBELINS ET LA SAVONNERIE
Pour les ouvrages des manufactures de tapissenie, tapis et autres ouvrages des Gobelins et de la Savonnerte.
Aux dénommez cy-aprez, pour leurs ouvrages dans lesd. manufactures pendant l’année 1681 :
May 1681-29 janvier 16892 : à Yvarr, pour desseins ét peintures (R DUJLS DUR ENST: ir Ro6 at" À Janss, pour son ouvrage sur quatorze pièces de tapisserie haute lisse (5 p.).........., 23694K 17° 4° À Leresvre, idem, sur neuf pièces de tapisserie haute lisse (5 p.)..... 5 MOIOEN TF0 À Mosin, idem, sur huit pièces de tapisserie basse lisse (5 p.) 4. 22 MAN uE do À Lacroix, idem sur cinq pièces de tapisserie basse lisse (5 pa} set VonAMr EUR Aux Florentins qui travaillent aux pierres fines, manière de Florence, tant à compte de leurs appointemens que pour journées d'hommes et ustancils (4 p.). 5334 9° May - 2 septembre : à Nivezow, peintre et dessinateur, dis DES TOO May 1681-29 janvier 1682 : à Parriexy, dessinateur, PO CE DR A DS EE Os ToU À Czémenr, chirurgien de la manufacture des Gobe-
lins, idem (4 p.)
pour ses gages (2 p.).......
À Kercnove, teinturier, idem (5 p.)..... *e À Tréuer, jardinier, idem (4 p.)............
À la veuve Barreau, portière, idem (4 p.).... 3ooû À Rocuown, concierge, idem (4 p.) May : à la veuve Lourper, pour vingt aunes d’ouvrages de tapis de la Savonnerie, à 1651! l’aune. .. 3300 22 septembre : à elle, pour dix-sept aunes, à 165 l'aunéiiis os 4 .... 2805f k novembre : à elle, pour dix-huit aunes, à 165 l’'aune.. ... 2970# 29 janvier 1682 : à elle, parfait payement de 13975h ; hgooï May 1681 : à Duponr, aussi tapissier, pour quatorze aunes de tapis de la Savonnerie, à 165 l’aune, 2310t 22 septembre : à luy, pour quinze aunes, idem, 2475# novembre : à luy, pour seize aunes, idem. . 264ott 29 janvier 1682 : à luy, parfait payement de 11425h. Looo 27 juillet : à Bonnewer, pour peinture en teinture sur de la moire de soye... .. g45f h novembre 1681-29 janvier 1689 : à Tuomwassin, peintre, pour ses gages(2 p.).............,. B5oï k novembre : aux ‘ouvriers pour leurs appointemens des six premiers mois 1681, sçavoir :
eee
À ps Sève, peintre, à 2004 paran ....,..., 100h À ANQUTERS AR EE AL OO À HOUASE A id Ut nt. que 11008
Gramont, à raison de 300 par an....,......
À luy, pour le soin qu'il a des tableaux de l’hostel de
À Barrisre, peintre pour les fleurs, à raison de 2004 par an....
À Leresvre, tapissier... ..
À Janss, autre tapissier.
À Mosin: Qubre epissier .:... 44, en
À Lacroix, autre tapissier en basse lisse... . ....
À Kercove, teinturier
À Fayer, brodeur . .
À Baraw, autre brodeur
À Leccerce, dessignateur et graveur LEA OON
À Boxnewer, peintre, ayant le soin de la conduite et instruction des estudians...........,...,.,.. 150
Au s° Ferré, prestre qui cathéchise les enfans... 75
Au Père Anroine Bocpuc, religieux flamand qui cathéchise et confesse les ouvriers flamands des Gobe- MS...
29 janvier 1682 : aux mesmes ouvriers cy-dessus nommez, pour les six derniers mois de leurs appointemens 1681 Fe eee AD ON
À trois dames marchandes de soye... 1246 10° 11°
Au s° Marsozuier, ecclésiastique, tant pour avoir célébré la messe à la chapelle de la Savonnerie que pour
remboursement de menus frais .,............. 9hot
Somme de ce chapitre. . 115339 19° 0°
Pour les praveures de planches.............. 8000
22 octobre : à Aupran, graveur, pour trois planches qu'il a gravées d’après les figures du Parterre d’eau, sçavoir : (Enlèvement de Proserpine, le Point du jour, et PAffrique, à 33ot le groupe, et 250 chacune des 830ot
À Baupgr, pour onze planches, dont deux de deux
figures antiques, à raison de 250" chaque, et neuf planches de neuf bustes antiques, à 150f chacun... 18504 16 novembre : à Le Paurne, pour deux planches des plan et profils de l'hostel de Jars .:. 830 À Géran» Ensunex!, pour cinq planches représentans cinq figures du Parterre d’eau de Versailles, à raison de looït pièce . ....:...
Somme de ce chapitre
! Les cinq planches d’Edelinck, datées de 1681, sont cataloguées par M. Robert-Duinesnil, le Peintre-Graveur François, VII, sous les n° 49-53. Les cuivres sont à la Chalcographie du Louvre, n* 1269, 1276, 1280, 1307, 1316.
ANNÉE 1681. — ACADÉMIE DES SCIENCES
ACCADÉMIE DES SCIENCES.
Pour l’entretenement de l’Académie des sciences et gratiffications des gens de lettres.............. 100000t
2 febvrier : à Loir, graveur, pour mille jettons qu’il a livrez pour l’Accadémie. . ................ 9611 8° 9 mars : à luy, pour mille jettons idem. . 996% 13° 7° 18 décembre : à luy, pour mille jettons idem , pendant le quartier d'avril. nt ou 00 96m 8° À luy, pour mille jettons idem, pendant le quartier de jdetb Li mn el LS RMS PAU ATOS ER 0ù À luy, pour mille jettons idem, pendant le quartier d'octobre ce. 4 Lun MA QT ENES C4 EN Hate 5t 31 may: à Hucuener, matématicien, pour les trois premiers mois de sa gratification, en considération de son application aux matématiques . ...,...... 15oot 5 juillet 1681-14 janvier 1689 : au s° Cassini, pour ses appointemens de l’année 1681 (3 p.)...... gooott 17 juillet : à Tauner, horloger, pour ce qu’il a fourni à Messieurs de l’Académie des sciences, suivant son mé- MORE LU AUS CS ER US LT 67 ON 3 aoust : au s° Huccens, pour les six premiers mois de ses appointemens 1681................... 3ooot 22 octobre : au s' Coupzer, sçavoir : 6334 4° 6% pour menues dépenses de l’Académie en 1680, et 104 19° pour celles de la dissection d’un éléphant en 1681 .... At ne enter ME EE PT 09 00 SO SO OP 28 octobre : au s' Sénixor, à cause de son application aux matématiques et à l'astronomie. .......... 4ooï 3 novembre : au s° Hensecor, à cause de la cognoissanse qu’il a des langues orientalles et de divers ouvrages ausquels il travaille ......:...1..141:4, 1.4 :4Hoott 4 novembre : au s° VazLois, à cause de divers ouvrages d'histoire qu'il a donnez au public........... 15oot Au s° Correcter, à cause de plusieurs ouvrages traduits de l’hébreu qu'il a donnez au public. .... 1000 Au s° Micuaurr, à cause de son application aux belleslettres. :"45 Aa en ODA NES SR Au s° BaunranD, à cause de divers ouvrages de géographie qu'il'æ donmes 0.4, 600 Au Père Azrxanpre, jacobin, à cause de divers ouvrages de l’histoire ecclésiastique qu'il a donnez au pu- RATES à Au s° CLÉMExT, à cause du soin qu'il a de l'impression én tdille-doudbs sn NE Es PR LT dédh
Ne ete Ne A Te A OO
13 novembre : au s° pe Lacroix, par gratiffication, à cause de la cognoissance qu'il a dés langues orientalles et de diverses traductions qu'il a faités. ....,. 19001
16 novembre : au s° Couson, pour son remboursement de ce qu’il a payé pour la dissection de plusieurs animaux pour l’Accadémie..,.........., 19064 19° 64
11 décembre : au s° Oupor, pour la musique qui a esté chantée le jour de la Saint-Louis à l'Académie... 300#
28 décembre : au s° Naze, pour dépense extraordinaire faite en la bibliothèque du Roy............... 44H
20 janvier- 22 juillet 1682 : à Carcavi, pour son remboursement des dépenses faites à la Bibliothèque et à l’Accadémie des sciences pendant 1681 (2 p.).. 62418 7°
Au s° Despréaux, par graliffication, en considération de son application aux belles-lettres pendant l’année DO A AA ND te tbe UE NAS Ro of
Au s° Rae, en considération des ouvrages qu'il compose ef donne au publie... ..:.............. 92000
Au s° Borez, en considération de son application à la physique en l’Académie des sciences... ....... 1200!
Au s° Bzonpez, en considération de la connoissance qu'il à des matématiques.. .....,........., :5oot
Au s”° abbé Gazvois, en considération de son application auX bellesdettres. ......,..:.......,. 90001
Au s° Bazzuze, en considération des oüvrages de littérature qu’il donne au public . .............. 2000%
Au s° CHARPENTIER, en considération de son application at hélles-letires 3144 PARA LAS TS AO
Au s° Doparr, en considération de la connoissance qu'il a des matématiques.. ................ 15o00f
Au s° FÉLIBIEN, en considération du travail qu'il fait pour l’histoire des Maisons Royalles !.:,....,. 19001
Au s° Quinauzr, en considération de son application auk Helen dlotiness.s 2h nt 0 OO
Au s° abbé Tazcemanr, idem .............. 15oott
Au s' Dunamez, secrétaire de l’Académie, idem. 1500
Au s° Ducros, médecin, à cause de la connoissance profonde qu’il a de la chimie........:...... 90001
Au s° pu Verway, anatomiste, sçavoir : 1500 par gratiffication, en considération du travail qu'il fait en l’Académie des sciences, et 600tt pour l’entretenement d’un garçon pendant la présente année 1681....... 9100
Au s° ne La Hire, en considération de la connoissance parfaite qu’il a des matématiques.. .......... 15oot
22 juillet 1689 : au s° Picarr, en considération des connoïssances qu'il a des matématiques ....... 15ooft
Au S'Mänrorté, idem ..:..../:. 12, #500ot
* Les «Mémoires pour servir à Thistoire des Maisons Royalles et Bastimens de France» imprimés par la Société de lhistoire de l'Art français en 1874, in-8° de 104 pages, sont précisément datés de 1681. Is ne se rapportent qu'aux chàteaux des bords de la Loire.
Au s' CLérampauzr, en considération de son application à Phistoires site a ADN Le Listen 23 juilet : au s° Peraurr, médecin, en considération de la connoiïssance particulière qu’il a de la phisique.. . Qi PDU RS DORE QU MEME EUR APE ESS NE ADO Au s' Bournezn, en considération de son travail pour l'analise des plantes. , 444,644 401 4h 18008 14 mars 1683 : au s’ Perrauzr, en considération de son application aux belles-lettres ............ 92000f Au s° nu Boucuer, idem. ........:.,....,.. 4500 16 mars 1682 : au s° »'Hergecor, à cause de Ja cognoissance qu’il a des langues orientalles et divers ouvrages auxquels il travaille................. 1500f
Somme de ce chapitre... 753934 11° 0°
Pour les gages des officiers des bastimens et préposez DUR OUDMUDER. Le Loue ee ee pi ren ade 220000
11 febvrier : au s° BezLinzanY, pour ses appointemens de l’année 1680, en considération du soin qu'il a pris du commerce et des manufactures........... hoooï
17 janvier 1682 : à luy, pour ses appointemens 1681, hooo%, et 2000 par gratiffication, en considération de divers voyages qu'il a faits. ................ Goootft
11 febvrier : aux s"* Cocaene et Dssrues, commis pour l'exécution des règlemens des toilles de Normandie, pour trois mois de leurs appointemens escheus au dernier décembre dernier.‘s:2 aie di hits At hotes OO
20 mars : au s° Rogrriers, graveur de médailles, par pralfication 2.548.020 ME) ME RaNeQOt
10 juin : à luy, sçavoir : 1200! pour quatre creux de médailles et deux poinçons de l'Histoire du Roy, et 300 de gratiffication en considération de ses soins extraordi- DAÎTES ES UN MN Tee NES US nn Sc D Qi
10 juin-9 novembre : à luy, pour une année de sa pension en 1681 (2 p.).....::............ 1500f
28 mars : à Barse Vaurrnx, portière des Gobelins, par gratiffication, en considération du mariage de sa file à un des ouvriers des Gobelins.......... 1900
9 avril : à Vi£rarp, par gratiflication, en considération de son assiduité aux travaux des eaux bonnes à boire RES AE Ar NE Re SON 6 avril : à Germaix, pour le premier quartier 1681
de Versailles... 1,444
de la nourriture de cent soixante-quinze cignes. 877 10° 14 avril : au s° Cocaiene, par gratiffication, pour frais du voyage qu'il va faire en Languedoc. ....... 1000 18 avril 1681-13 janvier 1682 : au s° LEBRüN, pour ses appointemens de l’année 1681 (4 p.)...... 8800
10 juin : à luy, par gratiffication, suivant l’ordonnance de fonds expédiée ................. 99000 20 avril : aus’ Lerssvre, en considération du séjour qu'il fait à Versailles et du soin qu’il prend des ouvrages qui s’y font, et ce pendant l’année dernière 1680. 3000 l may : à la veuve Jean Roggrr, par graliffication, en considération des services qu’a rendu feu son mary. 200 18 may : à Jamin, commis pour pezer le plomb et le cuivre, pour le premier quartier de ses gages.... 27ot A Lacroix, commis aux aqueducs et à la visite des TON PB MAR ER des Aie Le MN EN ES0 ot À Descouir, commis pour avoir le soin des démoli- HORS AM PAIN A MALE An AN Etre ane OM À Dauverenxe, commis pour pezer le fer, idem. 270 A Poprrer, ayant le soin des moulins, idem.... 300 10 juin : au s' Le Nosrre, gratiflication de 1680, suivant l'ordonnance de fonds expédiée... ..... 3ooott 12 juin : au s' Duvivr, pour une année de ses appointemens pour travailler à la carle de diverses provinces, qui escherra au dernier may 1682.... 20008 3 juillet-15 octobre : aux s° Desnuss et Hinoner DE Cuanmowr, commis pour l’exécution des règlemens des toiles en Normandie, pour neuf mois de leurs gages escheus au dernier septembre (2 p.)........... 97oot 27 janvier 1682 : à eux, pour le dernier quartier de lens hproutemEns. 4 dela Ne se dite, L axonoit 15 octobre : au s'° Desrues, par gratifficalion, en considération de ses voyages. ................. 1000 6 juillet : à Lamporré, charpentier liégeois, ayant l’entretenement de la machine du moulin de Palfour, pour led. entretenement d'avril à juin dernier ....... 360 A M. le comte »'Ormoy, pour l’année 1681, à raison de 5oott par mois à luy accordez par le Roy.... Gooott 1® juin : aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour les six premiers mois de leur subsistance. . 3ooof 15 juillet 1681-13 janvier 1682 : au s' Bazcow, ayant la direction des plans des parcs et advenues des Maisons Royalles et de la pépinière du Roulle, pour ses gages de Me in ae rbenaesceties 400" A Anromxe Trumez, jardinier de la pépinière, idem
12 janvier 1682 : à luy, par gratiffication . ... 600û
15 juillet 1681-13 janvier 1682 : à CLÉMENT GARNIER, jardinier, idem, pour ses gages de 1681 (2 p.}es #: Goo 12 janvier 1682 : à luy, par gratiffication.. . .. 200 15 juillet 1681-13 janvier 1682 : à Louis German, qui a inspection sur les ouvriers de lad. pépinière et advenues, pour ses gages en 1681 (2p.)........ goo
À Jean Frapss, ayant l’entretenement des arbres des advenues de Saint-Germain, idem (2 p.)....... 965 À Louis Lgpor, ayant linspection sur les ouvriers qui travaillent aux plans d'arbres de Boulogne et de Marly, pour les gages de 1681 (a p.)............... qoot 12 janvier 16892 : à Louis Germain et Louis Leror, à chacun 100! de gratiffication pour lad. année... 200tt 15 juillet 1681-18 janvier 1682 : au s° ne Beauzrev, professeur ez matématiques, qui a enseigné à escrire et l’aritmétique aux garçons de lad. pépinière du Roulle en 1081 (pee ee rene dade » di 12) 800 À Anpré Lanprr, qui a le soin de garder les plans d'arbres des advenues des Thuilleries, pour l’année 1681 (a: PAR RE Ras eee) 4008 27 juillet 1681-14 janvier 1682 : à PnunHomue, arpenteur, à compte sur ses toisés (2 p.)........ 2200h 1° aoust : à Caro, pour remboursement de journées et salaires depuis le 5 may jusqu’à présent, pour faire l’arpentage et lever les plans des terres et bois acquis par le Roy aux environs de Versailles. ........ 1923ott 10° 16 aoust : à Marc, arpenteur, pour avoir vaqué un mois trois jours avec son fils à lever les plans des aqueducs de Saint-Cir et autres lieux.............. 190 25 aoust 1681-13 janvier 1682 : au s' MansarD, sçavoir : Gooof pour ses appointemens de 1681, et 2000 de gratiflication extraordinaire, en considération du service qu’il rend dans les Bastimens (2 p.)...... 8ooott 9 septembre : à VicrarD, par gratifficalion, en considération de son assiduité aux travaux des eaux bonnes à boire de Vermailes niet Se. at Oooû 14 septembre : au s° Perrauzr père, pour les toisez, calculs et estimations qu’il a faits jusqu’au dernier aoust déni NE IS bei out OUI 23 septembre : aux officiers des bastimens de Fontainebleau, par graliflication pendant 1681, sçavoir :
À la veuve pe Bray, ayant l’entretenement de la moitié du parterre..#442.,:.:,2.444...4.0.. 8001 À la veuve Lancenrier, ayant l’autre moïtié.. .. 3oott À Dessours, ayant celuy du jardin de l’Estang. 150 À Nivezow, ayant celuy du Maïl............ 100 À Varmin, ayant celuy des arbres fruictiers. .. 200ftt À la veuve Vozricanr, ayant celuy des batteaux. 15ott
A la veuve Dessourz, ayant celuy des allées du parc.
agde ee Et Sn 400 À la veuve Touzxr, concierge de la Surintendance. 200ft À Muzarp, ayant la conduite des fontaines... 2001 À BssxanD, concierge de l’hostel d’Albret, .... 15ott
28 septembre : à Cnarizzon, jardinier de l’'Orangerie, ptour ses gages extraordinaires en 1679........ 900 29 septembre : au s° Donsay, par gratiffication, en considération de ses soins à la conduite des bastimens. . RS ART D RE RL ES AE RE Ne CON 16 octobre : à Desconers, qui prend soin des bastinmens de Chambord, pour ses gages.......... 1200ù 19 octobre : au s° Dgviice, sur ses appointemens de MO BAS MD ee 0e Re a dns SG Qt 19 octobre 1681-92 febvrier 1683 : à Barzzr, portier die la Savonnerie, sçavoir : 3001! pour ses gages de 1681, ett 3ott pour le blanchissage du linge de la chapelle, nettooyement d’icelle et autres menus frais (2 p.).... 330 À PerrauLr fils, greffier des Bastimens, pour une anmée d’appointemens (2 p.)................. 9hooû 2h octobre : au s° FéciBren, pour dépenses faites en 11680 pour les visites des carrières, Maisons Royalles et prour les frais d'écriture et desseins qu’il a fait mettre au 1 AR A RO PS OC RO) 0 JU À Lacroix, portier de la basse court du Palais-Royal, prour ses gages du dernier quartier 1680... 1198 10° 26 octobre : au s° Perrr, controlleur des bastimens de Saint-Germain, pour ses appointemens des six premiers TROIS 1081022002 AR) ONE APN SE Pt ASE 2 ES UN 9 novembre : au s° Gervais, médecin des Bastimens, prour une année de sa pension , escheue le 1° octobre der- C0 AE DRE RO EE AL A 0 CA OC COL 10 novembre : à Monrieny, à compte de ses appointe- IMENS | à PS AAA en RAS D RES Te RAR OO ON 13 novembre : aux $° Manmin et Cravier, chirurgriens, pour avoir pensé les blessez des bastimens du Roy à Versailles en 1680, à raison de 3oof chacun.. Gooû 1% décembre : au s° BERGERON, commis des manufactiures en Bourgogne et Berry, par gratiffication.. 1000 14 décembre : au s° Pinaucr, garde de la Prévosté de I"Hostel, pour ses soins d’avoir fait fournir les ouvriers et nmatériaux nécessaires pour les bastimens du Roy pendant 11080 SE ET ER RER en ER A OO 21 décembre : au s° Cauuzer, pour plusieurs voyages qu’il a faits en 1680 dans les lieux des establissemens die la manufacture des bas de layne au tricot... 2000tt h janvier 1682 : à Tuisaurr, jardinier de Vincennes, pour avoir entretenu la closture des pallis du parc de Vinccennes pendant deux années escheues à la Saint-Martin derniers ae LRO M RENNES Lao À Bazrazar D'Eusree, jardinier flamand, pour deux mmois de ses gages, escheus le 31 décembre 1681. 2000
9 janvier 1682 : au s° Vernier, peintre, parfait paye-
ment de 30ooû à lui accordez par graliffication, en considération de son travail .....
11 janvier 1682 : à la veuve Gimarp, plombière, par graliffication, pour le nettoiement des terrasses et augmentation des entretiens de plomberie de Fontainebleau
À la veuve Enwy et à Jacques Fourerr, qui ont soin de garder et de donner à manger aux cignes sur la rivière, depuis Charenton jusqu’à Suresne
À Jean Frapes, qui a le mesme soin depuis Suresne jusqu’à Poissy
13 janvier : à Brémanr, jardinier du Jardin Royal, pour la dernière demie année de ses appointemens. 1250
À Cuarccov, portier dud. jardin, idem
À Lacroix, portier de la basse court du Palais-Royal, idem. . . 225
23 janvier 1682 : au s° Bréau, pour ses appointemens de 1681
2 febvrier 1682 : au s° CLÉémenr, ayant le soin des planches que S. M. fait graver, pour ses appointemens de 1681
20 aoust : à Mazeuine, sculpteur, pour ses appointemens de l’année 1681, obmis sur l’état
Somme de ce chapitre... ... 12398oat 10°
ACADÉMIE DE PEINTURE
Pour lentretenement des Académies d peinturee, sculpture et architecture de Paris et de Rome 4oooot
20 avril 1681-16 janvier 1682: au s° Brausrun, pour l'entretenement de l’Accadémie royalle pendant l'année #68 {4 pe}: 004 ui us Looott
k may 1681-20 janvier 1682 : aux s° Grrram, Bruanr, Donrpay, Mienarn, Mansaro et Féziren, architectes, pour avoir assisté aux conférences d'architecture pendant les trois premiers quartiers 1681 (3 p.). 1441
28 juin-14 novembre : au s° La Erve, pour son remboursement de pareille somme qu'il a fait remettre à Rome au s° Errar», recteur de l’Accadémie, à compte des dépenses 200001, et 3ooït pour la remise, à raison d’un dems pour, cœnt{aip}.n sue, .5 22050 20800
6 juillet : au s° pu Ru, pour remboursement d’une lettre de change payable à Rome à M. le duc D'Esrrée, pour délivrer au s° Carco Marani, peintre, en considération du tableau qu'il a fait pour le service du Roy. 3000
Somme de ce chapitre......... 28741h
JARDIN ROYAL
Pour lentretenement du Jardin Royal et des officiers qui y servent 24000
14 may 1681 :
vaisseaux et choses nécessaires pour faire son cours de
au s° La Faveur, pour achepter les
chimie au Jardin Royal
16 aoust 1681-/4 janvier 1682 : à Marmieu et Pixar, 9314 7° 6* À Huanr, parfait payement de ses ouvrages de menui-
sur leurs ouvrages de maçonnerie (2 p.)...
in Re ets Clé ie 196 4 janvier 1682 : à Ausny, paveur, pour ouvrages par
luy faits
Somme de ce chapitre... .. 2491# 19° 6%
COUVERTURES DES MAISONS ROYALES
Pour l’entretenement des couvertures des Maisons
Royalles 17000 13 juillet : à Yvon, couvreur, ayant l’entretenement de la moitié des couvertures des Maisons Royalles, pour les six premiers mois de 1681 2072 10° 13 juillet 1681-31 may 1682 : à Dimaxcue Cnarnuez, ayant l’autre moitié dud. entretenement, pour l’année 1601 (2 p):..-4.
15 juillet 1683 : à la veuve Duvaz, couvreur, sçavoir : 370 pour l’entretenement des couvertures du chasteau de Monceaux pendant les trois derniers quartiers 1679, et 350f pour le chasleau de Vincennes pendant le dernier quartier de la mesme année, cy en tout.... 725tt
Somme de ce chapitre 894 ait 10°
LOYERS DE MAISONS
Pour les loyers de maisons
20 janvier 1682 : à M. le Coadjuteur de Rouen, pour le loyer de sa maison occupée par la bibliothèque du Roy pendant l’année 1681
Au s° Hosoier, pour le loyer de celle de Monseigneur, occupée idem
Au s° ne Porrrivcourr, pour le loyer de sa maison occupée par la grande escurie pendant l’année 1681. 4o3ot
2 febvrier : aux Principal, Procureur et Boursiers du collège de Cambray, pour leur dédommagement, pendant 1681, des bastimens qui ont esté abbatus pour la construclion du Collège Royal
10 mars : au chevalier Hovwec, pour le loyer de deux maisons occupées par les Mousquetaires, sçizes à la Halle- Barbier, pendant 1681
30 may: au s° Rocer, pour le loyer de deux autres mMANans : 46m. 0) PNR Lt dis 360ott À la veuve Massonner, pour le loyer de deux autres MaisONS à. APM, AMEN ae RS His ie HS ATOË Aux héritiers de la veuve Terrigr, pour le loyer de deux autres maisons, idem........... SP ITAUE Boot
À la dame Dasrry, pour deux autres maisons. 5oott À la dame Connuez, pour le loyer de neuf maisons scituées et occupées idem, à raison de 18of par an pour chhctesiesiit SRE DTA MANS LORIE RES . 1620
Somme de ce chapitre.........
FONDZ LIBELLEZ !.
14 octobre : au s’ Perir, prieur de Choïisy-aux-Bœufs, pour l'indemnité des dixmes et revenus des terres dud. prieuré, comprises dans le parc du chasteau de Ver-
7 novembre : au s° Rsenaucr, tuteur de M. le duc DE Cuorseur, pour le prix de l’hostel de Choïiseul sçis à Versailles et jardin qui en dépend........ k5ooott
saities Pr PArRen MR TA TENUE MERE LE
Aux intéressez à la Compagnie du commerce en Levant, detle en considération de ce qu'ils ont fait charger cinq cent quarante-six pièces de drap et envoyé dans plusieurs eschelles du Levant, à raison de 10 pour chacune pièce, suivant l'ordonnance de fonds qui en a esté EXPÉMÉS RM Sen ue MUR ne De a Lan cat à DAMON
10 décembre : aux entrepreneurs du canal de Languedoc, pour la continuation des ouvrages dud. canal, suivant l’ordonnance de fonds expédiée . ........ G6oooott
11 décembre : au s° Goperrroy, sçavoir : 960 pour payement des dépenses de la Chambre des Comptes de l'Isle depuis le 1° décembre 1680 jusqu’au dernier avril 1681, et 39458 pour celles depuis le 1° mai jusqu'au dernier septembre dernier, suivant l'ordonnance de fonds qui en a esté expédiée. .,........ PR TL
21 décembre : aux entrepreneurs du canal de Languedoc, pour la continuation de leurs ouvrages suivant l’ordonnance de fonds . 396666h 13° 4°
Aus’ Le Mosnier, parfait payement de 8782 8° pour achapts d'animaux en Levant, suivant l'ordonnance de fonda rat MN tie 7782" 8°
23 décembre : au s° CarLo Sozaro, pour cent quatrevingt-dix-sept blotz de marbre blanc et de couleur, de Carare et des Pirénées, et quatorze colonnes idem, suivant l'ordonnance de fonds expédiée... . ..
ss
* Ge chapitre ne contient que des Ordonnances.
19 mars 1682 : aux quatre gondolliers véniliens, servans sur le canal de Versailles, par gratification pour 1600ît
7 novembre : au s° pe Lugerr, pour son rembourse-
l'année 1681, suivant l'ordonnance. .........
ment du prix du jardin du Roy à Toulon, terres, maisons el prairies comprises dans l’enclos d’iceluy. 15000
À luy, pour remboursement de lachapt, entretien et transport de fleurs pour les jardins des Maisons Royalles 75874 5° 9°
13 janvier 16832 : aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour la dernière demie année 1681 de leur 2 febvrier : au s° Henry, lrésorier général des gal-
pendant 1679.......... HA TU NN
duhsigtances dé Ai AR Ne ans tre RABAT
lères, pour son remboursement de pareille somme advancée au s° Le Mosniee, pour achapt d’animaux en Le- : 1000 99 juillet : au s° WenpermeuLen, peintre flamand, pour 6oooft
27 juillet 1683 : aux entrepreneurs du canal de Languedoc, parfait payement des Aooooct à eux accordez pour la continuation desd. ouvrages en 1681. 33334 6° 8*
ses appointemens de 1681.................
Somme de ce chapitre...
6 febvrier : à Jaques Ercor, thoiseur, pour parfait payement de 82otf 15° pour avoir thoizé et fait marquer plusieurs blocs de marbre............... 5aot 15°
À Ricuow, voiturier, pour parfait payement de 9716 pour voitures de plusieurs blocs de marbre depuis le 2 juin 1679 jusqu’au mois de septembre 1680.. 3116
26 janvier : à Riçauzr, pour mille deux cent six tombereaux de sable qu’il a fourny aux Thuilleries.. 1216
9 febvrier 1681-4 janvier 1682 : à Germain, pour diverses sommes qu’il a payées aux ouvriers qui ont travaillé à la pépinière du Roulle et autres dépenses et fourditaren É UT nes 143614 0° 10°
20 avril-18 may : à luy, pour ce qu’il a payé aux ouvriers qui ont mené des pisceas et autres arbrisseaux à Versailles et autres Maisons Royalles (a p.). 1381 5° 6°
19 octobre : à luy, pour remboursement de quatrevingt-neuf thoises de fumiers................ gioft
16 febvrier-11 may: aux ouvriers qui ont travaillé au jardin des Thuiïlleries (3 p.)............ . 1455
20 avril : à ceux de la pépinière du Roulle. 638# 14°
28 febvrier : à Prou, à compte de ses ouvrages de
menuiserie au grand Louvre ................ 5oott À L'Héririer, charon, pour euvrage fait pour le ser- Wice quRor. Su RNA RE sara br) ASE
ja COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. 119
À Macuenge, vannier, pour mannes fournies pour la pépiiière du Rotlle.s 1,540... 0.500). So" 9 mars : à Paizzer, pour son remboursement des journées de carosses qui ont mené le s' Le Brux à Saint- Germain et à Versailles... ......1,,1,/, 11 doûft À Norrer, marchand de fer, pour diverses fournitures 1141K 15°
18 may: à luy, pour des contrecœurs, des tampons
pour les bastimens du Roy.............
de cuivre et autres fournitures .....,...... 905 af 13 mars : aux s° François et Bains, directeurs de la Compagnie du Sénégal, pour neuf cent soixante-neuf nègres pour les isles de l'Amérique. ........... 9690 7 May : à eux, pour trois cent vingt-un nèpres qu’ils ont fait apporter du Sénégal dans les isles de la Marti- DiQUeLs TUE S RNNNNER HSE OR ASS 16 mars : à Brior, miroitier, pour les glaces qu’il a posées et autres dépenses pour le transport d’icelles. 389 16 mars-10 aoust: aux nommez Li», pour les taupes qu’ils ont prises (3 Do, Leo" 6 À Marnieu, dessignateur, sçavoir : 2484 pour avoir levé les plans des carrières de Trossy, et Aooë par graticaflons sf ia Li urnes 4 Abo Gleft 16 mars : à Frapes, jardinier, pour diverses dépenses de la pépinière de Saint-Germain et celle près Roquan- COUT Reese MIN ie ir. anot 4 25 mars-18 avril : aux s° Lors et ne Vizzers, orphèvres, qui travaillent à une balustrade d'argent pour le Roy, pour la continuation d’icelle (a p.).... 4oooott 30 mars : à DEspeces, peintre, pour plusieurs desseins pour tapisserie de broderie pour S. M...... 5g1tt À Laisné, pour avoir doré plusieurs bordures de tableaux du Cabinet du RON Ce RARE LEE .. L88# 6 avril : à Taierrv, sur les labours et plants du parce dé Beuldpme LETTRE SE ENNE NE Pal Pi eS .. 6oot 20 avril : au s° Guimonr, pour plusieurs glaces au tein, et autres glaces blanches qu’il a fournies... .... 8206t À BéaL, vitrier, pour ouvrages faits à l’hostel des Ambassadeurs, à Paris... 199 15° À Taureau, serrurier, pour ouvrages, idem. 1571 9°6°
CR
À Garcy !, doreur, pour avoir doré plusieurs bordures duOHbinet- dé Roy: ss Gin Sd a LL fa at 27 avril: à Derpais, marbrier, pour deux prands crics qu’il a fait venir de Liège... ........... 15ot 27 avril-18 may: à Cuccr, fondeur, à compte d’un grand cabinet qu'il a fait pour le Roy (2 p.)... 3000 li may : à luy, parfait payement de 8000 pour un cabinet d’orgues qu’il a fait pour le Roy ......, 2600
! Ou Garer.
18 may: à Limay, pour clouds et chevilles de batteaux qu’il a fourni pour Versailles .......... 94ot A Pssnox, arpenteur, pour trente journées qu'il a employées dans le parc de Boulogne.......... 100 À Tessier, menuisier, pour ouvrages de la Monnoye, à Dans LUN Rn RNT AERR Ness ne LE 18 may : à Maruru et Prnarp, entrepreneurs, parfait payement de 1452, pour leurs ouvrages....... 659 21 may : à Prenor, à compte de la maçonnerie de réparation faite au Val-de-Grâce............ 2000 À Groix, à compte de la charpenterie qu'il a faite SA Le PRE ASRRER PERS EAN RÉ RES Arte EEE 3000!
29 may : au s° Formonr, banquier, à compte de la somme de 216806 6° 44, pour marbres par luy fournis, suivant l’ordonnance qui en a été expédiée... 5oooott
: 1% juin : à Brarr, taillandier, pour ouvrages par luv faits à la pompe du pont Neuf..,.......... 5o1t1°
15 juin: à Loisrron et veuve Penrr, sur le labour des advenues de Vincennes................. 3oott
15 juin: à Besxarp et Loisrron , sur idem des Thuil-
ARRET PRES PE US NT ES TIR RAR Ce 15 juin : à Denize et Beswaro, sur idem du parc de Boulogne et Arc de triomphe ............... 100
19 juin: à Taierry et La Cour, sur les petits plants de Boogie ie Utd 900 29 juin: à TarerriaT, pour avoir voiluré de Lyon à la pépinière du Roulle plusieurs caisses d'oignons venant de Proyedoe RUE Se PAS Dit rt RSR 24 janvier 1681 : au s' Mosnier, 6560 pour son remboursement de l’achapt qu'il a fait de divers animaux en Levant, pour leur nourriture et voiture dans la ménagerie de Versailles, et 1000! par gratification. 7560 3 juin : à Cornu, sculpteur, pour son remboursement des frais du voyage qu’il a fait au Havre-de-Grace pour y décharger plusieurs caisses venues de Rome, remplies déhpures (de Marbre: tea ue. ei NON 3 juin : au s° pe LA Croix fils, pour diverses dépenses faites dans son voyage en Levant, dans l'empire du Turc ét'dans Pepe LU, ANR SPAIN Dee RARE LA 25 septembre -23 décembre : au s' Le Brun, premier peintre du Roy, parfait payement de 20000 de gratification à luy accordée par S. M. pour bastir une maison à Versailles, suivant l'ordonnance (3 p.)..... 20000 hoctobre-23 décembre : au s° Maxsann, premier architecte du Roy, idem (3 p.).............. 20000 19 octobre : à CHauver, marchand de bois, pour fourniture d’ais de bois de sapin................ 910
20 décembre : au s° Hinprer, interressé en la manufacture des bas de soye, pour sa part de 20000! accordez
PEN OR
113 ANNÉE 1681. — GAGES SUIVANT L'ÉTAT, ETC. ln
par le Roy aux interessez en lad. manufacture, en considération des pertes par eux faites dans lélablissement d'icelle........ dot ds Ed ar tar . Boggi 15°
11 janvier 16892 : à Besxarp, pour ce qu'il a payé aux ouvriers qui ont travaillé dans les advenues du parc de Boulogne......... MNT dE ia. di MR
12 janvier 1689 : au s° GüiLLEBERT, pour son remboursement de gho mines et demie de gland qu'il a fait amasser dans la forest de Compiègne et voiturer à S'- Germain-en-Laye. ...,....4.: vis Mt 06!
Somme de ce chapitre 212969 7° 10°.
GAGES SUIVANT L'ESTAT pu 15 JUILLET 1681.
PALAIS DES THUILLERIES
Au s' Cuncuanr, garde du palais des Thuilleries, pour les six premiers mois de ses gages de la présente année PAS DA RE DO PET PS en LU MIT ‘un
A luy, concierge de la Salle Le comédies dud. palais des Thuilleries.............. HS de OO
A luy, ayant le soin de nettoyer et Lenir propres loules les chambres et cours dud. palais, pour lesd. six premiers HAOISE de Des dudit as PE ET mare .. 1000
Au s' Le Nos, ayant l’entretenement du grand parterre en face dud. palais, pour lesd. six mois... 1750
A luy, ayant celuy des parterres en gazon nouvellement plantez ensuite des quarrez en broderie, pour lesd. FD TE ET LT AN gui staseu ao
À luy, ayant celuy du D itue à fleurs , idem. 75oût
À luy, ayant celuy des palissades de jasmins d’Espagne aud. jardin, idem. ...... RÉ et due MON
A la veuve Carmowxer, ayant celuy de la haute allée des maronniers d'Inde et pisceas jusqu’à la moitié du fer à Cheval tune Le AE PART ARS MSP REA RES ES PL
A elle, pour le loyer de la maison qu’elle occupe à cause dud. entretenement, pendant lesd, six premiers HO L AUEE AA ss AN dead Ra En 1001
Aux filles du defunct BoucxanD, ayant celui des oran- PA CHE PRO LR PAPAS Pret dat Set
A Décors dant celuy de toutes les allées et plants d'arbres avec le fer à cheval ............... 1800
À Guiczaume Masson et CLaune et Ecisagera Le Juce, ses belles-sœurs, pour lesd. six premiers mois de leur entretenement aud. jardin........ ........ 1025N
À Lawy, portier dudit jardin du costé du pont Rouge, éd nude die ed à de ete) ous a gen pda tnt
Sonime.Saniitonren ie Pise an
PALAIS-ROYAL
À Gnrarian Bouricourr, concierge dudit palais, pour lS0S BUT mois, 4 : uen RD rte 295H
À luy, ayant le soin de faire nettoyer les chambres ct
cours dud, palais, idem. . ne Re ius 1124 10°
À Crinomanr, concierge de la Salle des comédies,
[fe AA AO CARE ARS CRE DE CHERE ARS en 112# 10° À Craure Bouricourr, jardinier, ayant l'entretenement
du jardin, idem. . PAR TR EL TOO
A Lacroix, Mrhici de la basse court dud. palais, du costé de la rue de Richelieu, idem...
SOMIME 20 1240
JARDIN ROYAL
À Puuserr Cuarsrou, portier dud. jardin, pour ses PTS 121 RSR AR AR ol ,. 2929 À Breuanr, jardinier, pour lesd. six mois de l’entrete- HER QUE ADD. mu vase eue en à 2 ADO
Somme....... LR be de ee tt
VINCENNES
À Micuez Tnisaur, jardinier, ayant l’entretenement de tous les jardins dépendant dud. chasteau, pour lesd.
BUS, DTOLOIÉR OIL ne Rte, din, 75of
À Cuevicrarp, fontainier, ayant celuy des fontaines
dudischadleau dem tie NU URL heat .. 3oof SOMMES SM An bee dur NUE 10501
SAINT-GERMAIN
À Jean-Baprisre pe LALan»e, ayant l’entretenement du viel jardin et nouvelles palissades du parc dud. chasteau, pour lesd. six mois de ses gages ......... 250
À luy, ayant celuy de l’orangerie, idem. ..... 250f
À Jean pe LALaNDE, ayant celuy des allées et palissades de l’enclos du petit bois, idem........... 1684 10°
À luy, ayant celuy du potager, idem... ...... 100
À luy, ayant celuy du Boulingrin, idem. ..... hoof
À la veuve pe LALANDE, ayant celuy du grand parterre nouvellement planté, idem................. 679tt
À la veuve Bezzter, ayant celuy du jardin potager et des deux parterres à costé de la fontaine du chasleau HEURE RAM SUIS AR RAA Ant Fate
A la veuve Lavecner, ayant celuy du jardin et parterre devant les grottes du chasteau neuf, idem. .... . 29254
À elle, ayant celuy des canaux et collines dud. chas- COR VE RON SEE LU PALM ORNE, 51
A Goënen, dit La Sazze, concierge du pavillon du Val, pour ses gages desd. six premiers mois 1681, idenr. Gooî
À Le Covsricuer, jardinier, ayant l’entretenement du jardin dud. pavillon .... 20001
À Craune Parexosrre, concierge du Chenil proche le Tripot, pour lesd. six mois gof
À Pierre Berrmnw, concierge du chasteau neuf, pour
À Tnowasse Leresvre, concierge de la pelite escurie,
À Souraiere, concierge du viel chasteau, idem. 1134
Aluy, ayant l’entretenement de horloge, idem. 374 10°
À Gornen, portier de la porte du parc de Saint- Germain, idem :
À GLerampousr, portier de la porte du grand parterre,
À Cnevizrarp, concierge de la Surintendance des baslimens, idem... .. 1008
À CLauDe Lonus concierge de L maison de la Religion, à Saint-Germain, idem
À Louis Coouixor, garde -meuble du Roy, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud. chasteau, pour ses gages desd. six mois RM
À René Nivecow, ayant l’entretenement et nettoyement du jeu du mail et des palissades, idem... 56 5°
Au s° Prenne Fraxaxes, ayant celuy des cisternes et regards, idem
À la veuve pu Bray, ayant celuy de la moitié du grand parterre anciennement appellé le Tibre, idem... 5oot
À la veuve Porrer, ayant celuy de l’autre moitié dud. parterre, idem
À Gasniez Dessourz, ayant celuy du petit jardin de l'estang, nouvellement planté, idem... .
À la veuve Larour, ayant celuy du petit jardin de la Conciergéric, idem. ...... 29 10°
À CmarizLow, ayant celuy de l’orangerie, idem. 600
À luy, ayant celuy des estangs et canaux, idem. 100!
À Vanin, ayant celuy des arbres fruictiers, allées d'ipreaux et autres, idem
À la veuve Louis Desrourz, ayant celuy de toutes les allées et pallissades dud. pare, idem... ....... 1000
À Louis Dupois, ayant celuy du jardin de la fontaine,
À la veuve Vrruxponr, ayant celuy du jardin potager et fruiclier du jardin neuf, idem. got
À Jacques Besnarp, concierge de lhostel d’Albret,
dates Roi
Aud. Besnann, ayant l’entretenement du jardin de l’hostel d’Albret, idem #
À la veuve Grocxer, ayant celuy de toutes les couverlures dud. chasteau, idem 15ooï
À la veuve Gman», ayant celuy des plombs sur led. chasteau et dépendances, idem...
À Jean Dusois, peintre, ayant le soin de toutes les peintures dud. chasteau , idem
À VozriGeanr, ayant le soin de tous les batteaux sur le canal et sur l’estang, idem
Aux religieux de la Très-Sainte-Trinité, pour l’entretenement d’une lampe d’argent, et autres ornemens pour le service divin, idem
A ceux de l’hospital de Ja Charité, idem
À la veuve Toucer, concierge du pavillon de la Surintendance des finances, idem .
A Nicozas Tuierry, concierge du Cheny, idem.. 5ot
À Gazran, ayant le soin et nourriture des carpes et cignes du canal et des estangs du chasteau, idem., 541
À Gervais, portier du parc, idem TON
À TissenanD, vitrier, ayant l'entretenement des vitres dud. chasteau, 2dem .…
À Cosue Penir, portier de la cour du Cheval Blanc, idem... ; is MA OO
À la veuve Jacques Dorcueuer DE La Tour, ayant le soin de distribuer et retirer les clefs des appartémens dud. chasteau, idem . dé
À elle, ayant le soin de Bononés us . bot
À Desprarz, ayant la charge de nettoyer la basse court des cuisines. ,
A Roserr PAU ayant celle de la basse court du us val Blanc .
Somme Somme lotale du présent estat. 29989 5°
DU 13 JANVIER
A Nous, en qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufaclures, pour nos gages à cause de notre charge.. 120008
À Nous, en lad. qualité de lad. charge et pension attribuée et unie à icelle...
À Nous, comme Surintendant et Ordonnateur général des bastimens du chasteau de Monceaux, ..... 94oott
Au s° Coquarr De La Morre, Conseiller du Roy en ses conseils, intendant et ordonnateur ancien desd. bastimens, pour trois quartiers de ses gages....... Aboott
Au s° Gorger, aussi Conseiller du Roy esd. conseils, intendant et ordonnateur alternatif desd. bastimens, pour trois quañbiers; idem... ..4,...,.:.,.... h665
Au s° Le Nosrre, contrôleur général ancien desd. bastimens, pour trois quartiers de ses gages el augmentlation d’iceux, idem... des. 4080 18" 9°
Au s° Pennaucr, contrôleur général alternatif desd. basbimens em. 4 uote N'tut 5 rer Etant
Au s' Leresvre, contrôleur général triennal desd. bastirnens dope... data ste tuer diag
À M° Cuanzes Le Bècue, Conseiller du Roy, trésorier général des Bastimens, pour trois quartiers de ses gages à cause de lad. charge et augmentation d’iceux.. 2100
À luy, aussy Conseiller du Roy, trésorier général alter- DA MS. ane SERIE RU L Es 3 4 eo
A M° Sésasrien François De La PLancue, aussi Conseiller du Roy, trésorier général triennal des Bastimens,
AOL A M A RTS RE RE a OO
Somme, 400 et ba 00 #69
OFFICIERS QUI ONT GAGES
POUR SERVIR GÉNÉRALEMENT DANS TOUTES LES MAISONS ROYALES ET BASTIMENS DE SA MAJESTÉ.
Au s° Le Brun, pour ses appointemens pendant lad. année, la somme de 8800 à luy ordonnée par gratification à cause de la conduite et direction des peintures des Maisons Royales et aussy de celle qu’il a sous nos ordres de la manufacture des Gobelins, pour, avec 3206# employez dans l’estat de la Maison du Roy, faire la somme de 120001 à luy accordée par chacun an, et dont il a esté payé, partant cy..............#sssess. Néant.
Aus’ Bconpez, professeur de l’Accadémie d’architecture establie au Palais-Royal, pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages... 12001
Au s° Mansan», architecte, pour ses gages pendant lad. ADO NU EUR SE M RNB Ste à se | DOON
Au s° Dorgay, autre architecte, pareils gages. 1000
Au s° Féuiex, historiographe des Bastimens du Roy, pour ses gages à cause de lad. charge... ...... 1200
À Cuanzes Ernan», peintre, retenu pour servir Sa Majesté, la somme de 1200 pour ses gages, dont il sera payé de trois quartiers, à cause du service actuel qu'il rend à Sa Majesté dans ses bastimens...,..... goof
À Noëz Coypez, autre peintre, pour ses gages la somme de Aoot, dont il sera payé seulement de la moidé, partant eye a Un es dre seb D Corp
À Barrzy, peintre en mignature.. :........, 2008
À Fniquer, autre peintre. ...,........... 92008
À Crauve Goy, autre peintre... ............. 1904 À Anpré Fériien, ayant la garde des figures et le soin de tenir nets et polir les marbres des Maisons Royales, pour. ses gages, 44... too À Axçuier, sculpteur, pour ses gages. ....... 2001 À Jacoues Houzxau, aulre sculpteur, faisant ordinairement les modèles et ornemens, tant au Louvre qu'ailleurs, pour ses gages la somme de Aoot, dont il luy sera payé sellementicellen dessine tn ot À François Girarpow, autre sculpteur. ..,... 900 À Tomas Recnaunix, autre sculpteur. ...... 1)oït A la veuve Gaspar Marsy, autre sculpteur... . 200 À Louis Le Gros, autre sculpteur. ......... 15ot A Puaixiees BursrER; demeure oi À Marmiev LESPAGNANDEL, idem. ........... 15oï À Parmppes CaArriERs, 2dem............:... 150f*t À Baprisre Tuey, 1dem.................,. 200 AMesnann:, marbrier:. 4040 ta ot À Domimico Cuccr, qui fait toutes les garnitures de bronze doré des portes et croisées des Maisons Royalles, DOUÉ des) mages LL LS eee SH OUS À Le CLerc, graveur, pour ses gages. ....... 100 À Israrz Sizvesrre, autre graveur, pour faire les desseins d'architecture, veües et perspectives des Maisons Royalles, carrouzels et autres assemblées publiques, la somme de 4ooï pour ses gages et appointemens que Sa Majesté Iuy a accordé par brevet, de laquelle il sera payé enéreMn ke à Lie les BRU re one s AO À Gorron, imprimeur en taille-douce. ....... 1oof À François Viznor, de Clermont, maistre des œuvres de maçonnerie des bastimens du Ror, tant pour ses gages anciens qu’augmentation d’iceux, la somme de 1200, dont il sera payé de la moitié, attendu le service actuel qu'il reudà Se: Majesté nb, ii des 2000 À Liséraz Bruant, maistre des œuvres de charpenterie, pour avoir l'œil sur tous les charpentiers des Maisons Royalles, la somme de 12001, dont il ne sera payé que dei agi ai nN AN nt Go À Jean Donna: maçon: : 4,00, 4400. Bof À Jacoves Gasnigc, idem. .................. 30f À Jacques Mazière, idem... ,...............80 A Pierre Tuevenor, idem... ................ 30h À Ent Marsan dé in noue einlasn ai eo À Poncgcer Cuiquin, charpentier. ............ 80h À Pauz CHARPENTIER, idem... .............. 30 À Tran Brucaans demi. ee ee arte: BON À Prenne Diomis, menuisier.. .............. 30N À CLaune Bercerar, idem... .............. 3o0f À Jiduss Paou:; idem 4 cine vs 80h
ACCOUVREUXS AM UT RER NM Soi À la veuve Souer, ébénisle. ............... 3ot A BOdELE URLs MISES EUR O6 À Denis Ducuesxe, serrurier............... 3oN À :GHARESS JAREON MID LEE NN TEA Soft À Estienne Yvon, couvreur..,............. 3oû AUNIGOP AS DUVADATPmME TRI NM RIRES À Dimancae CHARRUEL, idem. .............. 3ot À Guixes be Ror, plombier. 244,840, 00808 A PEREIPPES VITRES LPO SN Lot Ca OS ot À la veuve MazeLines, idem.....:........:.. 3ot À Anroine Vire, paveur. 4.44. .4,24 4 80tt A Husenr Misson, marbrier.. ....4......... 3ot A CLAUDE Brion mmiroitiers aan, ut a ot À La Baronnière, peintre et doreur.......... 3ott À Gossezix et Taxçux, armuriers, retenus pour travailler aux instrumens de matématiques nécessaires pour l'Académme des sGehess.: 4.2 ui tn ao ot À Tuurer, horloger, retenu pour entretenir toutes les pendules de l'Accadémie des sciences, tant celles qui sont à l'Observatoire que dans lad. Accadémie.. ...., 30oot À Masseuin, chaudronnier, pour ses gages. .., 3ott A Papezau et Varisse, ramonneurs de cheminées, pour avoir soin de tenir nettes toutes celles des Maisons Royalles, la somme de 200%, sur quoi leur sera payé 30tt à chacun, et les raccommodages des cheminées leur seront payées par ordonnances particulières, partant cy... Got À Dane Fossier, garde du magasin du Roy où se mettent les démolitions et matériaux nécessaires pour les bastimens de SM Li NSP ARR it ont A Cuanres Morzer, jardinier, retenu pour travailler aux desseins des parterres el des jardins de S. M. lorsqu’il luy sera commandé, pour ses gages la somme de 10001, dont il ne luy sera payé que la moitié, partant CT À Anoré Le Nosrre, aussy retenu pour travailler ausd.
LR NET AN AE ES RCI BOON desseins des jardins et parterres, pour ses gages la somme de 1200, dont il sera payé entièrement... ... 12008
Au s° François Frananes, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines, la somme de 3000, sçavoir : 1800 d'anciens gages, et 1200N d’augmentation, dont il sera payé de trois quartiers .... 2250û
À luy, ayant l’entretenement des fontaines de Rungis, Luxembourg, Croix-du-Tiroir et chasteau du Louvre, pour ses gages, à cause dud. entretenement.... 7ooott
À Pisnre Frances, ingénieur pour le mouvement des eaux et ornemens des fontaines, outre ce qui luy est ordonné dans l’estat de Fontainebleau, la somme de 6oott, dont il luy sera payé trois quartiers seulement... 45ot
À luy, ayant la conciergerie de la maison du regard des fontaines de Rungis, hors le faubourg Saint-Jaques, suivant larrest du Conseil du 28 juin 1675, la somme de 100! du fond laissé dans l’estat des finances sous le nom du trésorier des Bastimens............,. 100
Au s° Maniener, l’un de nos commis, ayant le soin de la visite de tous les ouvrages ordonnez par S. M. en ses bastimens, et de tenir la main à ce que tons les ordres par nous donnez pour l'exécution des volontez de S. M. soient ponctuellement execulez et avec diligence requise, pour ses appointemens...........,..,...... 2000
A ....., commis de l’intendance desd. bastimens en exercice . ... 6oof
À ....., commis du Contrôleur général desd. bastimens en exercice, pour, en son absence, avoir l'œil à ce qui est du contrôle général. .............. Goot
Aux trois premiers commis en tiltre d'office des trois trésoriers desd. bastimens, pour leurs gages, à raison de 300 chacun, dont il sera payé seulement 6oott, à raison de 200 chacun. . .. SRE 2 OODN
À Daniez Fossier, garde des magazins des marbres pour lesd. bastimens, pour ses appointemens pendant la derniére annee ODA Tue sean OOON
bo a 6e re te e e re etes ere elle + ne 0 6e 010%»
er
DOME. rec ouest ere (27tROn
OFFICIERS SERVANS SA MAJESTÉ
POUR L’ENTRETENEMENT DES MAISONS ROYALLES ET CHASTEAUX CY APRÈS NOMMEZ.
LOUVRE
À Réné pe Louvienr, concierge du chasteau du Louvre, pour Lenir nettes les grandes et pelites galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages lant anciens que nou-
NeQUL Es bis .. 100
COURS DE LA REYNE
À Paouier, portier de la porte du Cours de la Reyne du costé des Thuilleries, pour ses gages... ...... 5oh À Jacques pu Buisson, portier de l’autre porte du costé de Chaïllot et pour garder les plants des Thuilleries, pour ses gages, 1dem. ..... 150h
CRC CC
PALAIS-ROYAL
À Simon Le Vacuer, portier de la porte de la rue des Bons-Enfans de la rue de Richelieu, pour ses gages pen-
dant lat Annoe N Raa AE e RES EMION
À Esrienxe Mesrivier, portier de la grande porte du Paltié-Royali,. tie RON es Lt a bof
eut cod de LD de à bei dés D Rs, 0. CS NV At.
= nes
COLLÈGE DE FRANCE
À Duczos, concierge dud. Collège de France, pour deux quartiers de ses gages pendant lad. année... 25
MADRID
A Jean Ricarn, concierge du chasteau de Madrid, pour ses gages, dont il sera payé de trois quartiers. 150û
A François Fraxangs, ayant l’entretenement des fontaines et groltes des chasteaux de Saint-Germain, pour ses gages à cause dud. entretenement, la somme de 1200; et, attendu le dépérissement de la pluspart des grottes, il ne S61a payé que des. sem enrosnesases see) SOON
À Juzuren Duvau, portier du vieux chasteau, pour trois quartiers de ses gages. .................. “mot
A Louis Guizcor, portier du chasteau neuf, pour pareils gages........ ME PEN IE SR ER nn da 7oi
A Czaupe Taizzer, portier de la porte du parc de Saint-Germain au bas des descentes du chasteau, pour
pareils papes. ..:.......44, re ARS are 75 À Craupe Lersevre, concierge de la maison de la Rel- Ho dre taro ne NES SARA RS PR QD NA 150ît A Poisson, peintre, pour ses gages. ......... 30 À Cuarces DE LA RuE, maçon, idem. ......... 30 À Auserr, charpentier... .... MA AE ae 3ott À François Mizcor, menuisier, idem... ... EU Mao A Dovrs Pior, serrumer: 12:48. 2 901 A Cuarces Le MERCIER, vitrier......... FAN SARA OÙ SRE AE AN UE ROIS
SAINT-LÉGER
Au s° pe Garsauzr, concierge du chasteau de Saint- Léger, pour deux quartiers de ses gages........ 2254
POUGUES
À Jean Annie», garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers. ....... ds au seb nee MT
À René Jamin, concierge de la Surintendance des bastimens de Versailles, pour ses gages.......... . 200t L’entretenement ordinaire des autres concierges, jardiniers et aulres officiers dud. chasteau de Versailles est payé par estat séparé, partant cy........ .... Néant.
JARDIN MÉDECINAL.
Les gages des officiers et entretenemens ordinaires
dud. jardin, montant à 21000, se payent par estat séparé, partant ey..: 4... ri aNéant:
HOSTEL DES AMBASSADEURS
À Ségasrien Poucgr, concierge, la somme de hoot, d'ail sérai payées NT Un Re 100ft
CHASTEAU-THIERRY
ES
Led. chasteau el domaine a esté engagé à M. le duc px
Bovirzoni partant eve 2 54. Matte Néant:
DU 13 JANVIER
Au s° marquis pe Sanr-Héren, capitaine et concierge dud. chasteau, pour ses gages, la somme de 3800, outre 1200 employez dans l’estat des bois de S. M. de la maistrise de Melun et Fontainebleau... .......,... 3800
A Nous, en lad. qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, la somme de 3800! pour nos gages de lad. année 1681, outre 1200 employez dans leslat des bois de la maistrize de Melun et Fontainebleau. . ... 3800
À Louis Coquinor, garde meuble du Roy, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud. chasteau et veiller à la conservation d’iceux, la somme de, 300 pour ses gages .......... CET RME D 3008 ”
À la veuve pe Bray, ayant l’entretenement de la moitié du grand parterre du Roy, anciennement appellé le Tibre, nouvellement refait et replanté de neuf, pour la tonture des bois des deux quarrez d’icelui du costé de la chaussée, nettoyement desditz quarrez, de toutes les allées, perrons, terrasses et palissades plantées et à planter, augmentation du rondeau, allées et parterres d’alentour, et de la grande allée de la chaussée qui va de la cour de l'Ovalle au chenil ; suivant le devis et marché qui en ont daté Re ER LA SU NA et A UT AR SOON
À la veuve Nicocas Poirer, ayant celuy de l’autre moitié. .. 44. D FR SN PAIE Miroir Face
À Gazriez Dsssours, autre jardinier, ayant celuy du
petit jardin de l’estang et du jardin des Pins, nouvellement deffriché et remis en estat, allée Royale, allée Soli-
taire et allée du pourtour dud. jardin etc., suivannt le devis et marché qui en ont esté faits... ......,..,. 7oot
À Cuaricron, autre jardinier, ayant celuy ddu jardin appellé de la Reyne et des orangers de $. M., jpour ses appointemens à cause dud. entretenement, à la chharge de fournir 200! par chacun an à la veuve Nivezox, eëet tondre les buis, nettoyer les quatre quarrez dud. jardin,, suivant le devis ot manche latine es 5 ot
À Juan Cramanices, ayant épouzé Carrie pe Senmaaxac, veuve de Reuy Le Roux, auquel $. M. a acconrdé, par son brevet du ....., la jouissance du logemernt et du quarré qui est au milieu des pallissades dud. janrdin des Pins, à la charge de faire planter d’arbres fruictiaers à ses dépens sans aucuns gages......,...,... 388. Néant.
À la veuve La Tour, pour l’entretenement et 1nettoyement du jardin de la Conciergerie dud. chasteau , eensemble des arbres fruictiers, allées et pallissades d’icceluy, la somme de 751, de laquelle elle ne sera payée: que de CONS RAR PR EE ee RP MR SR LS tt
À Jaques Besxar», ayant l’entretenement et rnettoyement de l’hostel d’Albrel et des plattes bandes, bbordures elcompartimens qui y sont plantez, et des allées et palissades, 360f!, dont il ne sera payé que de ......,. 100
À Cnaricron, à condition qu'il baïllera 1ovot! à la veuve Corrarp pour luy ayder à entretenir elle eet, ses enfans tant qu’elle vivra, et pour avoir, par led. CnaaTiLLon, soin de nettoyer l’estang et canaux dud. chasbteau, la somme de 750W, dont il ne luy sera payé que..... 200
À Jean Dusois, ayant le soin et nettoyement ddes peintures, tant à fresque qu'à huisle, anciennes et moodernes, des salles, galleries, chambres et cabinets ....... G6oot
À la veuve Grocxer, ayant l'entretenement et; rétablissement de toutes les couvertures d’ardoise et dée thuille dud. chasteau, jeu de paume couvert, orangeriee, galle- . res, hostels d’Albret, de Ferrare, des Religieuxx, et générallement de toutes les maisons dépendantes duud. chasteau et appartenans à $. M., pour led. entretéenement pendant lad. année. ..... Ni Tue Ma US DO ON
A la veuve Axpré GiranD, plombier, pour Île rétablissement et entretenement des plomberies duad. chasteau et lieux en dépendans, et rétablir les plomhbs rom- D Le at A SU QE A NA ER CSN ue CH
À René Nivezon, pour le nettoyement et entretéenement du jeu de mail et des palissades d’iceluy, ensenmble du berceau des meuriers entre les canaux du chenïl ,laa somme de 1 5ot!, dont il ne luy sera payé que celle de. 11194 10°
À Pierre Fraxanes, ayant l’entretenement et rnettoyement des cisternes, réservoirs, regards, conduuites des
bassins des fontaines dud. chasteau , en sorte que les eaux ayent toujours leur cours ordinaire... ......... 1390ott
À Varrin, ayant l’entretement des arbres fruictiers qui sont plantez dans les quarrez du grand parterre de Fontainebleau et le long de la muraille du costé de la Coudre, des allées d’ypréaux, nettoyement des {ablettes du canal, labours du pied des arbres fruictiers et des plattes bandes de lallée des meuriers, ensemble le neltoyement des ruisseaux ct fossez qui escoulent les eaux du parc, suivant le devis et marché qui en ont esté NU PS Sp A CAES EE FSC “Gap
À la veuve Louis Dessourz, jardinier, ayant celuy de toutes les tontures du devant des grandes palissades dans les cinq principales allées en toute leur hauteur, et les tontures des petites allées de traverse à vingt pieds de hault, etc., plus de faire les dégorgemens généralement quelconques au pied de toutes les palissades, la somme de 2000! pour led. entretenement et augmentation pendant ad année Or, Lie bis rs ee té oit
Aux Relligieux de la Très-Sainte-Trinité du couvent fondé aud. Fontainebleau, tant pour l’entretenement d’une lampe d'argent, garnie de ses chaisnons, que Leurs Majestez ont donnée pour brusler nuit et jour devant le très saint sacrement de l'autel, que pour la fourniture ct entretenement des ornemens d’autel, linge et luminaire pour la célébration du service divin... ..., 3oott
Aux Relligieux de l’hospital de la Charité dud. Fontainebleau, pour la pension que S. M. leur fait par chacun an pour la subsistance des malades dud. lieu.. .. 180ott
À Vozriçeanr, ayant l’entretenement de tous les batteaux appartenans à S. M. sur le canal. ........ 200
À Louis Dupois, au lieu de Marrin Jamin, concierge du logis de la fontaine dud. chasteau, et jardinier des jardins en dépendans, la somme de 150, pour ses gages de concierge et jardinier, à la charge de bien et soigneusement entretenir lesd. jardins, labourer au pied des arbres, rateler les allées, tondre les pallissades, et généralement tout ce qui sera nécessaire dans ledit entrelenement 6er Loop e du oui dpt
À Nicocas Turerry, ayant la garde et conciergerie du Chenil et entretenement des allées faites dans le parc Hibeluy ne re SR Xe cout
À Gazzann, ayant le soin et nourriture des carpes et cignes du canal et des estangs dud. chasteau.... 1082
A Nicozas Duponr, gentilhomme ordinaire de la vennerie du Roy, et Nicozas Dupowr, son fils, en survivance l'un de l’autre, suivant le brevet de S. M. du... par forme de pension, à cause de l’entretenement de la vol-
lière qu’elle avoit, auparavant qu’elle fust convertie en orangerie. ..... SR A Et d'u 21 GRO À Desprars, ayant la charge de la bassecour des cuisinés! ie ANNE Ca à À jh NSARAREES Dot À Roserr Jamin, ayant la charge de garde de la basse cour du Cheval Blaner Rameau Es. 374 10° A Jaoues Beswanp, ayant la garde et conciergerie de l'hostel d’Albret, pour l’entretenement de ladite maison, cour et escurie qui en dépendent. ............ 100 À la veuve Touzer, concierge du pavillon où logent M les Surintendans des finances... .... sa 4 de 200 À Cuarzes Gervais, porlier du parc........ 30oft À Guiczaume TisseranD , vitrier, ayant l’entretenement des vitres dud. chasteau et dépendances d’iceluy. 1200 A Cosue Perir, portier de la cour du Cheval Blanc nr ARE a OR A a 200 À Jaques Dorcueuer, dit La Tour, pour avoir le soin de distribuer, retirer et garder lés clefs de tous les logemèns dud. chasféan:. 4400 .. 3oot
A luy, ayant soin de monter et d'entretenir l’horioge, pour ses gages ...,.... PEUT NE PO PERS 100f
Somme tolalle du présent estat 27129 #.
Laquelle somme de 27129 sera payée aux dénommez au présent eslat par le s° pe LA Prancue, trésorier général des Bastimens du Roy en exercice l’année dernière 1681, des deniers de sa charge, et rapportant le présent eslat par nous expédié, ensemble les certifications du contrôleur des bastimens et jardins de S. M., du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et duement fait, ainsy qu’ils sont obligez par leurs charges et employs, et quitances sur ce suffisantes, ladite somme de 271292 sera passée et allouée en la dépense de son compte par Messieurs des Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté.
Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 13° jour de janvier
Signé : COLBERT.
RECEPTE
Par estat du 3° janvier 1682 il a esté fait fonds pour les bastimens, ornemens, réparations el entretenemens des Maisons Royalles pendant l’année 1682 de la somme de EE SRE R 3641999 3° 4°
(Comptant au trésor royal ez douze mois 1682 égallement, à 300000 par M: Lei de ue 7e .. 3600000
Et au dernier décembre 1682.. A1999f 3° 4°
Holak nu eo 36419998 3° 4°)
PREMIÈREMENT
Pour les nouveaux bastimens du grand carré des offices, Commun du Roy, de la Reyne, de Monseigneur et de Madame la Dauphine, à compte des ouvrages de maconnerie, charpenterie et autres............ 300000
Pour les nouveaux bastimens à faire au jardin potager, lant pour les galleries servans à mettre les figuiers, et autres arbres, et les légumes, que pour le logement
du s° pe LA Quinnine, et de tous les jardiniers de Ver- EU SR RON PRO RAD CPR EEE 100000 Pour achever la grande aisle du chasteau de Vergailless. eee RERO TPE UE tr ae °... 1000001 Pour le reste des ouvrages de menuiserie, marbrerie, peinture , sculpture et autres, pour achever la gallerie du chasteau. .... ANR LOS IL HS Lt a LG 00ON Pour achever les ouvrages commencez dans le petit parc, aux fontaines de la Salle du bal, de l'Isle Royalle, et de la pièce d’eau au-dessous du Dragon... 5ooooûï Pour achever la grande pièce d’eau au-dessous de l'Orangerie, dans le grand parc, près le Polager, la SUR RS Le ni de dé ou RE de 1000001 Pour le reste du transport des terres, régallemens et ouvrages de charpenterie pour l’achèvement du Mail, la
BOIRE MUR a ouate neue ds eee de 20000 Pour les estangs, rigolles et réservoirs à faire sur la plaine de Saclay ............. MÉARNENAE 100000! Pour la continuation des acqueducs sous la montagne de Roquancourt.............. REA 000
Pour achever les grandes pompes sur la rivière de
Seyne pour lélévation et conduite des eaux à Ver- SAS SR en A AR eee Lara 200000!
Pour le rétablissement des plants et pour les nouveaux plauté à faire: Lu in Ne nee ess hooootf Pour employer aux achapls des terres qui ont esté occupées par les ouvrages de S. M........:.. 300000 Pour employer au parfait payement des dépenses failes les années précédentes... .....,.......,. 200000h Pour les gages des jardiniers, fonteniers, meusniers, rocailleur, fondeur et autres dépenses ordinaires. 80000 Pour les appointemens des officiers et gages de matelots servans sur le canal de Versailles... ..... 30000 Pour les ouvrages à achever au chasteau et jardin de ChRON ER SR ARE RER ER RER à Hoooot Pour l’entretenement des jardins de Clagny et Glati- GTA D ARS PURGE Ce SES HUE Ut 16000ft Pou: ouvrages et dépenses extraordinaires. 200000!
Total du fonds pour Versailles, 2046000,
PARIS
Pour la continuation du bastiment du Louvre, la somme den, Lie PORN SD MER EN te 100000 Pour la continuation de l'Arc de triomphe.. 30000 Pour la continuation de l'Observatoire .. . .. 20000
Pour les graveures de planches........... 100008
Pour l’entretenement du Jardin royal des Plantes et
des officiers qui y servent. ............... 24000
Pour la continuation du bastiment de l’églize des In-
NA INOES FLE LUN ES SUR M du en, 64 100000
Pour les loyers de maisons. .... FER PLR .. 10000 Total des fonds pour Paris... .. 294000
SAINT-GERMAIN, MARLY
Pour les ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, plomberie, menuiserie, marbrerie, sculpture, et autres ouvrages pour achever entièrement les quatre pavillons atlachez au chasteau de Saint-Germain, la borne des RAS TOR es 451900
Pour achever le grand pavillon et autres ouvrages commencez à Marly................ ,... 360000
Pour les ouvrages et entretenemens de Fontainebleau , Chambord, Blois, Vincennes, Compiègne et Mon-
COR LS AA POS PAT OR ARE TR dE booooîf
Pour l’entretenement des couvertures des Maisons
ovales; sus os die seb RME 30000!
Total ati agi BUTS . 891900
APPOINTEMENS , GAGES ET GRATIFFICATIONS
Pour l’entretenement de l’Accadémie des sciences et gratiffications des gens de lettres .......... 100000 Pour l’entrelenement des Accadémies de peintare,
sculpture et architecture de Rome et de, Paris. Goooot
Pour les gages des officiers des Bastimens et préposez aux OUVEATER.. 4 4 nat n PR PAS ARC AR AN 220000
Motal in Ras DELA CE 380000
TAXATIONS.
Pour les taxations dud. trésorier général des Bastimens, à raison de deux deniers pour livre, de la somme de 3611900 à quoy montent les dépenses cy-dessus, la sommedés must a Sr td 30099 3° 44
Somme totalle du présent eslat. 3641999 3° 4*
16 febvrier : du s° Jenannor pe Barrizcar, garde du trésor royal, la somme de 692834 10° 8° pour dellivrer à la veuve Borzon, pour son payement de 80 blotz de marbre blanc de Gennes, et de couleur, qu’elle a livré dans les magazins du Roy, et 5774 7° 4° pour les laxations au trésorier. .... RE TE 6986oft 18°
17 febvrier : de luy, Ao4of pour dellivrer à la Compagnie du Sénégal, pour 4o4 nègres envoyez dans l’isle de la Martinique en l’année dernière 1681, et 33H 6° 8° pour les laxalions au trésorier ......... ho73h 13° 4°
2h febvrier : de luy, 3000 pour dellivrer au s° Le- NosrRe, par gratification, à cause du service qu'il a rendu dans les Bastimens pendant l'année dernière 1681, et #5.pour les faxdtione sis. .ihe Lin ds, 3025H
De luy, 4183 6° pour dellivrer au s° ne Luerr, pour son remboursement de ce qu’il a dépensé pour l’achapt et transport des oïgnons de fleurs destinées pour les jardins des Maisons Royales, et 34h 17° 2° pour les taxa- ONE ARRETE DR AU PARIS La18h 3° 3°
3 mars : de luy, 4326334 1° 8%, sçavoir : au s' Riquer pe Bonrepos, maistre des requestes, fils et associé du feu s° Riquer pe Bonreros, entrepreneur des ouvrages du canal de communication des mers et du port au cap de Cette, dont 3226411 pour parfait paiement de 2005068 à quoy montent les prétentions et demandes dud, s° Riquer fils, pour raison des travaux extraordinaires et autres faits aud. canal, rigolles en dépendant, et au port
de Cette, par augmentation et outre ceux compris aux adjudications desd. ouvrages ; 90000, pour remboursement de pareïlle somme , moyennant laquelle le Roy aurait
fait vente aud. feu Riquer du droit de pesche dans led. port de Cette et dans le canal, depuis led. port jusqu’à lestang de Thau, dont la propriété a esté cedée par led. s° Riquer fils, ainsy qu’il est porté par l’arrest du Conseil de cejourd’huy, et 26416 13° 4% à quoy montent les taxations, à raison de 2 deniers pour livre, de 317000, faisant partie de 3300000 dont S. M. a fait fonds par ordonnances, sous le nom des trésoriers généraux des Bastimens, pour parfait paiement de 2500000 d’une part, à quoy les payemens reslans à faire aud. feu Riquer pour l’entier payement, tant du prix des adjudications à luy faites des ouvrages dud. canal, les 14 octobre 1666 et 23 janvier 1669, que des travaux extraordinaires et autres faits aud. canal par augmentation, et outre ceux compris auxd. adjudications , ont élé liquidez par arrest du Conseil du 16 janvier 1677, et 1080000, d'autre part, pour le prix de l’adjudicalion faite aud. feu Riquer des ouvrages à faire aud. port de Cette, le 20 mars 1677,
de laquelle somme de 264164 13° 4% led. feu Riquer a
tenu compte auxd. trésoriers généraux des Bastimens, pour leurs taxations desd. 3170000! et 35744 8° 4, à quoy reviennent les taxations dud. trésorier de la somme de faguogt is Ado be 432633 1° 81
19 mars : dud. s° ne Barrizcar, 3940 pour dellivrer au s° Gopgrroy, de la Chambre des Comptes de lIsle, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites à lad. chambre depuis le 1° octobre 1681 jusques et compris le 28 febvrier dernier, et 32K 16° 8* pour les taxations qUATÉSQHOR. de doi ee die 39724 16° 8°
21 mars : de luy, Ag7oï 12° pour dellivrer aux s* Loir et Viirers, orfèvres, pour, avec 1364594 5°, d’une part, et 25739 10°, d'autre, faire 1671674 5° pour leur parfait paiement d’une grande balusirade d’argent, composée de trente-huit balustres, dix-sept pilastres et demy, et de sa baze et corniche, pour le chasteau de Versailles, pesant Ao76 marcs, à raison de 41 le mare, y compris 41 2° pour les taxations. ....... hg7ott 12°
25 avril : aud. s° pe Barriccar, 254of pour dellivrer à la Compagnie du commerce en Levant, de Cette, en considération de ce qu’ils ont envoyé en diverses Eschelles du Levant, 254 pièces de drap de la manufacture de Saptes!, du 7 febvrier 1680 au 20 aoust 1681, à 104 par pièce, et 21 3° de taxations.......... 25618 3°
19 may: de luy, 3o0ot pour dellivrer aux prestres de la Mission établis à Fontainebleau, pour leur subsis-
! Le Sapt, ou les Saptes, commuue du Languedoc, près Carcassonne, qui possède encore des manufactures de drap et des fabriques de cuirs.
tance et entretennement pendant les six premiers mois RU NU pétamaun .. 30001
8 juin : de luy, 10170" pour dellivrer à la Compagnie du Sénégal, pour 1017 nègres qu’elle a fait porter aux isles de l'Amérique en 1681, et 84 15° pour les taxa- Hong.) ht CR A PEAU .. 102548 15°
20 juin : de luy, 100000 pour dellivrer à M. le chevalier pe Lorraine, pour le prix de sa maison scize à Versailles, acquise par S. M. pour Monsieur le comte ve Vermanpois, et 8334 6° 81 de laxations. 1008334 6° &4
De luy, 30000, pour employer au rétablissement de l'église parroissialle de Saint-Germain-en-Laïe, et 250tt pour is Edhions. iii) mp et 3025ott
De luy, 28048# 10° 6* pour dellivrer aux particuliers dénommez au folio 95, pour leur remboursement des terres et héritages qu’ils ont vendus au Roy compris dans le dessein du chasteau que S. M. a fait construire au vallon de Marly, et 2334 14° 84 pour les taxations dud. Hésonen at es et SE QUE 282894 5 94
De luy, 63974 8° 7°, pour employer au parfait payement de 21397" 8° 7", pour la dépense d’un jardin à Toulon pour y eslever des fleurs et plantes pour ies Maisons Royales, et 53K 6° 8° pour les laxations du trésorier, . ,.., MAÉ EAN PRE LE EE à ‘5. Oubot zh 6"
De luy, 188989t 17° 9° pour employer au parfait payement des ouvrages faits les années précédentes, et 1567 6° 6° pour les taxations. ....... 190550h 3° 8°
16 juin : de luy, 20000 pour dellivrer au s° Riquer DE Bonreros, maistre des requestes, fils et assacié du feu s° Riquer ne Bonrepos, entrepreneur des ouvrages du canal de communication des mers et du port au cap de Cette, sçavoir : 20004, pour la continuation du travail et nettoyement des sables dud. port de Cetle depuis le mois de juin 1681, pour lequel il luy a esté cy-devant passé 20000! dans l’arrest du Conseil du 14 mars dernier, et 80008 pour le travail qui a esté fait à la teste du molle, et 1664 13° 4° pour les taxations. . .... 20166 13° 44
14 juillet : de luy, 4ooo* pour dellivrer aux nommez Razrx, Dupezz, Jean Biournasy, et autres Anglois, tant pour la dépense qu’ils ont faite pour l’expérience d’une machine qu'ils ont inventée pour l'élévation des eaux, que par gratification en considération de lad. machine, ho33# 6° 8« 11 juillet : de luy, 10000 pour dellivrer au s° px
et 33# 6° 8° pour les taxations. ......,.
Granpvizce Loquer, commandant 1a frégate de la Reynedes-Anges , de Saint-Malo, sçavoir : 9200, pour le fret de 230 tonneaux de marchandises de bustes et statues qu'il a chargées à Civita-Vecchia et déchargées au port de la ville du Havre-de-Grâce, et 80o# pour autres frais
faits pour lesd. marchandises, et 83# 6° 8* pour les taxa- 100834 6° 8°
1 septembre : de luy, 1 60of pour dellivrer aux quatré gondolliers vénitiens servans sur le canal du chasteau de Versailles, pour leur gratification de 1682, à raison de hoo% chacun, et 134 6° 8° pour les taxations, à raison 16134 6° 8° h octobre : dud. s' pe Barrizzar, 39850 pour dellivrer au s' ALvAREz, Sçavoir : 1986o!! pour son payement
de 2 deniers pour livre
de dix-sept statues, huit bas-reliefs, soixante-trois bustes, trois cuves et deux chapiteaux, le tout de marbre blanc antique, et six tables, dont deux de cassidoine, de 5 pieds de long sur 2 pieds 3 pouces de large, deux de marbre jaune et rouge, de 4 pieds 9 pouces de long sur 2 pieds 3 pouces de large, et deux de marbre rouge et noir, de h pieds 3 pouces de long sur 2 pieds de large, y compris 7108 pour les frais de caisses et transports, et 154861 19° pour trente-trois tableaux de diverses grandeurs, et de différens maistres, qu'il a livrez pour S. M., et 3324 1° 8° oi 8at 1° 8°
17 octobre : de luy, 806666 13° 4° pour la dépense des Bastimens pendant la présente année, outre la somme
pour les taxations
contenue en l’estat de fonds cy-devant expédié, sçavoir : ÿ
Pour la machine pour l'élévation des eaux de la rivière de Seyne, outre 200000 de fonds fait par l’estat général DE 300000!
Pour les eslangs, rigolles, acqueducs et conduites de tuiaux pour les ouvrages de la playne de Saclay, outre 1000001 de fondz fait... 100000
Pour tous les ouvrages de menuiserie, maçonnerie serrurerie, marbres el autres ouvrages de la grande aisle de Versailles, outre 100000 de fonds fait... 300000!
Pour loutesles dépenses extraordinaires , outre 200000k de fonds fait à
Pour les taxations, à raison de 2 deniers pour livre, de la somme de 800000 cy-dessus. . .. 6666K 13° 4°
21 novembre : dud. s’ pe Banrizzar, 28808 pour dellivrer à la Compagnie du Sénégal, pour 288 nègres qu’elle a fait porter en 1681, aux isles de la Martinique et de Saint-Cristophle, et 24% pour les laxations du trésorier, à raison de 2 deniers pour livre
2goûf
28 novembre : dud. s' pe Banrizzar, 21534 pour délivrer au prieur de Choisy-aux-Bœufs, pour son indemnité des dixmes qu’il a droit de prendre sur les Lerres et prez dépendans de son prieuré, enfermez dans les anciens et nouveaux murs du parc du chasteau de Versailles, et ce pour l’année dernière 1681, et 164 18° 6° pour les Laxations du trésorier... .... . 2169#18° 6°
10 novembre: dud. s° pe Barruzar, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance pendant les six derniers moïs de la présente année....s......sss.eesee
* 3000 17 novembre : de luy, 7000 pour délivrer au marquis
De Sair-Hereu, pour son dédommagement des garennes détruites dans le pare de Fontainebleau, et 584 6° 8° pour les taxations. . .... 70584 6° 8°
a décembre : dud. s’ pe Barrizzat, 5041668 13° 4 pour les dépenses à faire aux Bastimens, outre les fonds cy devant faits, sçavoir :
Pour la machine de la rivière de Seyne, outre 500000 de fonds fait 100000f!
Pour l'achèvement de la grande aile, outre Aoooooft de fonds fait 1000001 Pour acquisitions des terres occupées par les ouvrages de S. M., outre 300000 de fonds fait 100000 Pour employer au parfait payement des dépenses faites les années précédentes, outre 200000! de fonds fait par l'estat général 200000 Et pour les taxations, à raison de 2 deniers pour livre de la somme de 500000 cy-dessus. .... 4166 13° 4° 19 septembre : de luy, 108934 10° pour huit tantures de tapisseries de la manufacture de Beauvais, représentans des verdures et paysages, fournis à S. M. par le s' Hinanr, maistre de lad. manufacture, et 91 4° pour les taxations.. . . .. 109844 14° 29 décembre : dud. s’ pe Barriszar, 5041668 13° 4° pour les dépenses à faire aux Bastimens , outre les fonds cy-devant faits, sçavoir :
Pour la machine de la rivière de Seyne, outre 500000! de fonds fait... . 100000 Pour les estangs, rigolles, aqueducs, et conduittes de: tuiaux pour les ouvrages de la plaine de Saclay, outre 200000# de fonds fait Pour la continuation des ouvrages à faire aux cinq pavillons attachez au chasteau de Saint-Germain-en-Laïe, outre 451900 de fonds fait 1000008 Pour toutes les dépenses extraordinaires, outre 300000! de fonds fait Pour les parfaits paiements et acquisitions. 1/0000f Et pour les taxations du trésorier général, à raison de 2 deniers pour livre, de la somme de 5ooooof! ey- 41664 13° 4° 24 décembre : de luy, 3990 pour dellivrer au s° Go- DEFROY, commis à la garde et direction des archives de la Chambre des Comptes de l'Isle, pour son payement des dépenses qu'il a faites tant pour appointemens, nour-
ÉD DÉS LS éd dE on di à |
rilure et entretennement des escrivains qui travaillent sous luy à lad. Chambre, qu’autres frais qu’il a faits et ce depuis le 1° mars jusques et compris le dernier juillet 1682, et 334 5° pour les taxations dud. trésorier, à raison de 2 deniers pour livre.......... 4o234 5°
12 janvier 1683: du s° pu Merz 22000! pour graüification de 1682 au s° Lesrun, premier peintre du Roy, et 1834 6° 8° pour les taxations. ...... 92921834 6° 84
De luy, 15000 par gratification 1682 au s Mansar, premier architecte des Bastimens du Roy, et 125 pour les: taxations/ 2700 SE ie a Dr a DR
23 janvier 1683 : de luy, 22332 »° 10° pour le parfait paiement des tapisseries, tableaux et autres ouvrages faits dans les manufactures des Gobelins et de la Savonnerie pendant 1683, et 186% 2° 2° pour les taxa- LiOnB: sas de ANR Re Lab ARS
6 febvrier 1683: dud. s° pu Mzrz, 200000 pour
employer aux dépenses de 1689 et des années précédentes, et 16664 13° 4% pour les taxations, à raison de 2 deniers pour livre.............. 2016664 13° 41
2 mars: de luy, 200000! pour employer aux dépenses de 1682 et des années précédentes, et 16664 13° A‘ pour les taxations. ............... 92016661 13° 4
27 mars : de luy, 6000, pour dellivrer au s' Wan- DERMEULEN, peintre flamand, pour ses appointemens de 1682, et Doit pourles taxations. ............ 6o5ot
18 may : de luy, 200000 pour employer aux dépenses de 1682 et des années précédentes, et 1666 13° 44 pour les faxations.. ............ 5. 3016661 13° 4°
De luy, 3000 pour dellivrer au s° Le Nosrre, pour graüfication, en considération du service qu’il a rendu dans les Bastimens pendant l'année 1682, et 254 pour lesiaratons et Ni tie ee Sosbtt
DÉPENSE
Pour les nouveaux bastimens du grand quarré des offices, et Commun du Roy, de la Reyne, de Monseigneur et de Madame la Dauphine, à compte des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et autres ouvrages s’élevant à la SOMME AB à daté a tes à da cd 24 ae t sei JD00 AO)
MAÇONNERIE
18 janvier 1682-38 janvier 1683 : à Mazière, sur
l’amas des malériaux qu'il fait (51 p.)...... 288000t
Pour les nouveaux bastimens à faire au jardin potager, tant pour les galleries servans à mettre les figuiers et autres arbres et les légumes, que pour le logement du s° DE 14 Quinrinre et des jardiniers de Versailles... .. 100000*
MACONNERIE, FOUILLES DE TERRES ET AUTRES
18 janvier 1682-3 janvier 1683 : à La Forum et Saurox, sur leurs ouvrages de maçonnerie de la maison du Polager (38/p), 200020. 7, 2 Ættoot
18 janvier-12 avril : à La Viene, sur les bonnes terres porlées de Satory au Potager (9 p.)..... 4h7oott
15 febvrier-20 décembre : à Forpriv, serrurier, sur la grille de l'entrée principale du Potager (8 p.). 3500
er
1° mars 1682-3 juin 1683 : à CLASSE, menuisier, BL 568 QUES Là Bd n ee à due cute dc avee vtt OO 3 janvier 1683 : à luy, sur les chassis qu’il fait sur la ponGhe Au POAger s 4 4 0 4 2 de ele sin ti sn eie ee et BRON 19 juillet- 1° novembre : à Jusrve, sur ses ouvrages de mmenaiserien fn ne) nsc. 4 nue sua die VHADON 1° aoust-20 novembre : à la veuve Ronan», serrurier,.sur se ouvrages (6.p.).. ...:..,....... 236ott 292 aoust: à Ménacr, sur les treillages. ...... 3oott 5 septembre-15 novembre : à -Reenanp !, sur la couverture de lad. maison (7 p.)....... Det à ass OU 29 novembre - 6 décembre : à la veuve Arai et Lucas, plombiers, sur leurs ouvrages (a p.)......... 2000 27 décembre : à Tozcé et autres, pour fourniture de paille, ozier, perches, cerceaux et échalas ...... 3o1
A Lucas, serrurier, sur ses rampes. ........ 3ooft
Somme de ce chapitre........, 5og2bitt
Pour achever la grande aisle du chasteau de Versailles. SAS ane AA De M LUS SPA ne EN a 20 OD DO!
MAÇONNERIE
18 janvier-21 novembre : à GABRIEL, sur ses ouvrages de maçonnerie (41 p.)............ 1386ooft
L Ou Renan.
CHARPENTERIE. u
18 janvier 1682 -3 janvier 1683 : à Mazcer, sur ses ouvrages de charpenterie de lad. aisle (49 p.). 1 06200
COUVERTURE
30 mars: Dimancue, sur ses ouvrages de la grande ROSES EN DURS LAURE EURE UP DIT
MENUISERIE
18 janvier- 15 novembre : à CaQuELarD, sur sa menniberie (23p.)i-44n ein ne rente bobo 18 janvier- 29 novembre : à Prou, sur les chassis qu'il fdib 0eme. Lie Di MR Ceriga0uot 91 janvier-3 may : à Garez et Cousras, sur leur meniiidenie (hip): LU ee ee Qi PARU NN EMI GOR 19 juillet-6 décembre : à Cousrax, sur ses ouvrages (Sp) ETES ARS LOS RON 91 janvier-3 may: à Tessier et Cressanr, idem (On ne DL Ne Le es Root 31 may-15 novembre : à Tessier, idem (2 p.). 12001 25 janvier-3 may: à pu Cons, idem (6 p.).. 34oott 1% febvrier-17 may: à Jusinxe et Couvreux, sur léurs ouvrages (6 p):::..:..04,74.,:4:4 8800û 1° febvrier-20 juin : à Grosseva et Mourier, idem 8 febvrier-6 décembre : à River, sur ses ouvrages (api ee MAMAN RARES nr OD 29 febvrier-1° mars : à River et Muinescen, dem (api in raisins 4800 15 mars - 6 septembre : à Muipescep, sur ses ouvrages (SPL LME ed eat Petra = TR 15 mars-17 may: à Device et Luouer , sur leurs ou-
Yrabes (Options Lee RL NE, F"08008
sdb MTS TDON
Somme de ce chapitre. ......., 86600tt
SERRURERIE
18 janvier-17 may: à Fonori et Bourré, serruriers, sur leurs ouvrages (16 p.)....,........... 12900 23 may 1682-9 aoust 1683: à eux, sur les ouvrages de la grande aisle (9 p.).................. 5100f 18 janvier-17 may : Deuzeurres, sur les deux rampes d'estéhiée (Do pin: LR ui 10e 0e: "6800 25 janvier-8 mars : Vazceran, sur ses ouvrages (CS) ATLAS Pa AUS RSS Ne AO?
8 mars : Lucas, sur les rampes des petits escaliers de la grande aisle....,,.,.,.............44 300 10 may: à Vazceran et Lucas, sur idem... ... 300 8 mars: à Tavernier, sur ses ouvrages...... 300 A 'DORGÉAN: dem. 5, 02e à die vie eo PEUR JOUON
22 mars: à la veuve Ricuanp et Bouper, sur leurs ouvrages à la Surintendance.. ......,,......... hoof
Somme de ce chapitre.....,... 26100û
FR EN RMI OI
À L’Espinouze, idem (2 p.)............... gooù k avril-29 novembre : à Jason, sur ses ouvrages CR AR OU OR TR ea chere ON
Somme de ce chapitre......... 13500
SCULPTURE
18 janvier-19 avril : à Prou, sur la grande figure RON D RE NN OR D EUR en (ua 18 janvier-27 juin : à Baprisre, Corsveaux, Prov, Carriers et Lecerer, sur leurs ouvrages (2 p.). 6600 1° mars : à Lecerer, sur ses ouvrages......, 10H 15 mars : à Barrisre , sur une grande figure de pierre GUAM eee A aR ent rt ao 18 janvier-3 may : à Mazeunes, Lenonene et JouvEnET, sur leurs ouvrages (6 p.)........,.... 3200 15 mars-27 avril: à Jouvener, sur ses ouvrages CRD UD Neo nee ete er Not MODO 18 janvier-8 febvrier : à Houzeau et Raon, idem (a DATE une Dhs M LIN Me VERRE AE oh Ne PGO 15 mars : à Raow, sur une figure de pierre qu'il fait pour la grande aisle...:....,,.4.....4. a00û 18 janvier-1* mars : à Couer et François, idem (RDS ee tn UP PNR 4 Le DE SOON 18 janvier: à Samson et Girarp, idem ...... 200 AURA RES S HN GR EE Le a NT ILOON 18 janvier-h octobre : à Cornu, idem (7 p.). 1800ft 18 janvier-3 may: à Gnenoëue, idem (3 p.).. 5oot 25 janvier-17 may: à Carriers ?, idem (16p.) 11700! 15 mars-31 may: à luy, sur ses ouvrages aux appartemens de Monseigneur le Dauphin et de Madame la Daphné (Mb) h ei tins charter. 9000 8 febvrier : à Reexaupin et FLamanp, sur leurs ou- Li 4 ÉON V Ni De"t REMAUES
! La première fois le nom est écrit »'Ore; peut-être faut-il lire Doré.
? Quelquefois, mais rarement, on lui donne son véritable nom, GAFFIERI. ; -
RS RÉ Sd de dé D ds à 4 nine à
15 mars- 31 may : à Recxaunin, sur une grande figure de pierre (3p.)...................,.. oott 4 octobre : à luy, sur ses deux figures. ...... 3oot 3 may-27 septembre : à Framaw, sur ses ouvrages (a pi) oser dant deb DUi ST DO 8 febvrier : à Van CLève et Van Opsraz, sur leurs ou- Vrages. .... SA DNA R ee a de CI CL ROBE 1* mars-12 avril : à Bourezter!, sur ses ouvrages Cap} sms nt AN te a na a D ON À Gina», sculpteur, idem... ,.. IS A SA TOO À LESPAGNANDEL, idem. ............ No a 1000 15 mars-27 avril : à Cozuienon, sur une figure de pierre pour la grande aisle (3 p.)............ 55oï 20 juin-6 septembre : àluy, sur deux trophées, pour
élem: (ap NS En romeo aa
1% aoust-12 septembre : à Garnier et CocLienon, sur quatre. trophées: (a pi}:4,.5.3..4 4040, uen Hot 28 mars-16 aoust: à Garnier, sur deux trophées (ap) ae RU CUP ou 15 mars : à Rocer, sur deux trophées... ..... Aoot 15 mars-4 juillet: à Girarpox, sur deux figures de pierre: (polar tanins de eos gant 15 mars : à Mazières, sur sa figure. ........ 300 A Le HOonNGRE Side Li OM a ne oo 15 mars-19 avril : à Arcis, idem (2 p.)...... Boot
15 mars : à Lecnos, tdem........... eat MDON A: Massous idem sin un LR #0 ait ACDUIRETRE à demi ne M RE Ra 300 ALESDIRGODA Ltd ire at Me NS ao À Marrin, sur ses trophées... ... A US OO 19 avril-25 octobre : à Anpné, idem (2 p.)... Goo
27 décembre : à luy, pour ouvrages qu’il a faits avec Lawserr, à une corniche dans le cabinet de l'appartement de M. le duc ne Venposme. ...........,..,.. 9200N
19 avril-1% aoust: à CLÉRION, idem (4 p.).. 1000
27 avril : à Mazeuines, sur sa figure. ....... 200
7 juin-6 septembre : à Bniquer, sur ses ouvrages (SM) RES A APE SRE ER LCA 0 DU
L juillet: à la veuve Gopequin, idem.. ...... hoot
Somme de ce chapitre. ........ 4305ot
MARBRERIE
15 febvrier-23 may: à Ducuesnoy, marbrier, sur ses ouvrages de la grande aisle (3 p.)........... 9000 8 mars-9 aoust: à Misson, idem (16 p.)... 161001 8 mars-A juillet : à Lixe, idem (13 p.).... 10100
! Ou BouRuiEr,
8 mars-17 avril : à Guigrr, idem (3 p.)..... 1100
Somme de ce chapitre......... 29300
PEINTURE ET DORURE
16 febvrier-3 may: à Bapnisre, peintre, à compte
de ses ouvrages de la grande aisle (7 p.)...... 2100 28 mars-20 juin : à Burçauzr, peintre, à compte CAE à 09 RAT AMEN AD RAR EE EAI SN ARR A SES Giooît L avril-3 may : à Fonrexar, autre peintre, idem EE LE D ane PU PR AS AE More SN RS SOON 13 juin-16 décembre : à Desozters, sur ses dorures CRD Eee RAR ose .. 9300
Somme de ce chapitre. ....... 17850
Pour le reste des ouvrages de menuiserie, marbrerie, peinture , sculpture et autres ouvrages pour achever la gallerie du chasteau de Versailles. . .... +... 120000
25 janvier-209 novembre : à Paizer, pour payer les peintres qui ont travaillé sous M. Le Brun du 15 novembre 1681 au 21 novembre 1682 (6 p.). 13010ù 5°
28 juin : à luy, remboursement de la dépense faite
depuis le 12 novembre............. rss LOT 8 febvrier : à Lecros, sculpteur, sur ses trophées de plomb et d’estain........... EN CRE Gooft A MAPEODS SUR idem ad our Goott
22 febvrier-27 septembre : à Carrien, sculpteur, sur les chapiteaux des pilastres de la Gallerie et les ornemens de métail pour les dessus des croisées (5 p.)... 3800
er
1® mars-13 septembre : à Lixe, marbrier, sur les
sallons des deux bouts de la Gallerie (12 p.)... 8500
1® mars-22 novembre : à Missox et Denrpais, sur
Iéurs ouvragts (39h)... ui. 22800 1° mars-1/ juin : à la veuve Pasquier, sur ses ourage COR ee tit oO 1° mars-21 juin: à Tusi?, Corsveaux el Prou, sur les ouvrages de stuc du sallon au bout de ka grande gal- RES Dent un Die At seu sta ch HOOOI 6 septembre- 4 octobre : à Corzevox et Prov, sculpteurs, sur les neuf trophées de métail pour le sallon du bout de la Gallerie, et bas-relief de bronze pour la che- Imiuéd nd, salon (ans) esta 4 a00ft 8 mars - 3 décembre : à Tuey, sur les bazes de bronze daré. quid fait CR pe tt La Sa ot 8 mars: à Coyzevaux, sur la sculpture pour le sallon débla Gelée Li ae RP ON Goo
2 Ou BaprTisTe,
27 seplembre-6 décembre : à Prou, sur ses ouvrages (ep AAA es Cie el RS Leonehe TOO" 8 mars-22 novembre: à Cuccr, sur ses tringles de cuivre doré pour faire tenir les glaces des neuf croisées de la grande gallerie (15 p.)................: 10100f 15 mars-31 may : à Nicoras Mesnarp, marbrier, sur ses ouvrages au sallon vers l'appartement de la Reyne FA pren ed NA dm se «late CN 5 avril : à Ançeuter, peintre, pour ses journées à mettre au net les desseins de M. Le Brun pour la grande gallerie . . . .. UE et RE A TON 12 avril-15 novembre : à La Banonnière le père, doreur, sur la dorure de la corniche de la Gallerie et du sallon au bout de la Gallerie (22 p.)..... 2 197000 h octobre : à luy, pour les ouvriers et le papier pour Got 11° 6° 27 avril: à Ricarp et FrancarT, peintres, sur la pein-
couvrir la corniche de la Gallerie .......
ture de la décoration pour former un bout de la Galle- DR a ee NE St ne Loott 24 may: à Bnior, miroitier, sur ses glaces... 5oott 18 octobre : à Burrerre et LesrincoLa , sur les trophées des trumeaux du sallon de appartement du Roy au bout de lalGalleries 50.07 RM eee Mr . Gooït
Somme de ce chapitre... 97320t 16° 6°
Pour achever les ouvrages des fontaines de la Salle du bal, de l’Isle Royalle, et de la pièce d’eau au-dessous du PR esse ruse RUE CE den ,... boooot
25 janvier-1* febvrier : à Cozzinor le jeune, sur le treillage de perche de chastaignier qu’il fait autour de la Salle du bal (a p.)..., ss see. 5oott
5 avril-27 avril: à La Baronnière fils, doreur, sur
ses ouvrages aux quatre groupes d’enfans autour du
Dragon. (a pis... Le ME 700 A Carrow, sur les marches de pierre qu’il fait poser autour du Dragon (15 p.)............ .... 10000
27 avril: à La Porte, sur sa dorure......... 3oot 27 avril-10 may: à Benruier, sur les rocailles de la Salle qu’il rétablit (3 p.).................. 17008 27 avril: à Le Pacr, doreur, sur ses ouvrages. 30oft 31 may-—6 décembre: à Le Howcre, sculpteur, sur ses torchères et quatre vazes de la Salle du bal (4 p.). 20oft 31 may-16 décembre : à Fonreze !, autre sculpteur, sur ses quatre morliers, idem(3p.)......... 1300 7 juin-6 décembre : à Le Cours, sculpteur, sur les quatre vazes qu’il fait à la Salle du bal (4 p.).. 1800f
! Ou Forez.
7 juin-20 décembre : à Mazeuwes et Jouvexer, sur quatre torchères et vazes idem (5 p.)......... 2300 7 juin-20 décembre : à Lecrnos et Massou, sur ses quatre autres idem (5 p.).................. 2800t
er
6 septembre- 1° novembre : à L’Esrée, sur sa maconnere.(6 p.)....:4:n.,% HN AR es 3300h 16 décembre : à Recexaunin, sculpteur, sur les deux vazes qu’il fait pour le pourtour de la pièce d’eau sous DEN anime sb ribibt nest SOON À FLauwanr, dem. ....... eine Rte MO ON À LESPAGNANDEL, de: Lens. ee den. . JO00Û
A PROD RENE PS AM RMS PS OT
À Corzevaux, idem. .... PNEU Le En EN OO À Vanciève, 1dem...... A ER 20: 118001 À Raow, 2dem....... ASP PEAR A EREES it SOON Al FHouzeAu, idem sise MEUNIER UT ITU À CLérion, idem...... A NES CIE EE AUS PEU ANFONTELLE » 46m - à 2 Lu sut. SE ARUENRNT 300 APORNES Eee. see ele dei SE CE otre 300 AUDDREL Mn ar ones ado nu 0 ce OON, À Lavinox, 2dem....... RES ES De 3oott À Manière, idem........... JUL EL Lo SON A Lespincoza, idem. ....... RAS ÉTÉ 30oft
AEDROUDETe demie AREA ES Me Et Boo À Moner , sur ses vazes et cuvettes pour la pièce au bas du Draps. à à épiab one ) 2e bte e 4 SOON À Carurer, autre sculpteur, idem. ....,..... 3ooû
APCOLLIGNON, demi, PE PRIT LM O0 ON
A'IMAZELINES dem. 00 Et oct NIooN
ME CR ti, Ne hou .. 800 Somme de ce chapitre. .... 1.4 JaBoot
Pour achever la grande pièce d’eau au-dessous de POrangerie dans le grand parc prez le Potager. 100000
18 janvier-18 octobre : aux deux Laronrane et Saurow, sur leur maçonnerie et les pierres de la grande pièce d’eau {27 p.).......... RME 229001
18 janvier-13 décembre : à Loucnarn, sur la fouille de terre de la grande pièce d’eau (43 p.)..... 25700
18 janvier-27 décembre : à Dresomarees, sur la fouille de terre idem (36 p.)........... .. 23000
18 janvier-19 avril : à Loisrrow, sur la plaise, idem (Re retirent die ace 12800"
8 mars-10 may: à Guyarr, sur la glaise idem (4 p.) LS LE à dot Mt een à a ae 0 OT
29 aoust-6 décembre : à Cozznor le jeune et consors, parfait payement de 70698 »° pour 6987 thoises de gazon, à 20° la thoise, et 36 thoises et demie de terres
REPOS SR PERS EU
transportées de lad. pièce d’eau dans les allées voisines,
à 45° la (hoïse (10 p.)........ ROME 7069! 2° Somme de ce chapitre. ...... 833698 2°
Pour le resie du transport des terres, regallement , et ouvrages de charpenterie pour l’achèvement du Mail. 20000
22 febvrier : à Houpouix et Couzinor, pour rigolles et trous faits autour dud. Mail pour planter. 928 10° k avril: à Descaapeuces, fouille et transport de terre pour planter des arbres vers le retour du Mail.. 7ooft 19 avril-1*"aoust : à Menu et Arnouz, fouille et trans-
port de terre, pour dresser le Mail (6 p.)..... 1500tt 19 avril-19 juillet: à Monrar, sur les terres de salpestre pour dresser led. Mail (8p.).......... 3300 3 may-19 juillet: à Nicozze, sur les terres de salpestres dd) (aan Lun. 5600ott 10 may-27 juin: aux deux La Fonrayxe et Sauron, sur leurs ouvrages de maçonnerie (7 p.).... 56oott 22 aoust: à Boureauzr, sur la peinture qu’il a faite Fo SR LE ee UP ENES a Mn en 300 À Le Howçne, autre peintre, idem.......... 300tt Somme de ce chapitre. ..... 182981 10°
TRIANON ET LA MÉNAGERIE
18 janvier—7 juin : à Le Joncceur, sur ses tuyaux de grais pour le réservoir de Trianon (2 p.)...... 3000 1* aoust-15 novembre : aux Le Muicre, sur les fouilles et transports de terre du jardin de Trianon (HEC Se EMEA RE CS TA RE RETRO GA SEX GUE 34oott 23 aoust-26 octobre : à Nicozce, parfait payement de 12114 12° pour le sable de rivière et recouppes qu'il transporte au jardin de Trianon (4 p.)..... 1211 19° 30 aoust : à Cuarces Deuors, sur diverses plantations qu’il fait dans led. jardin... ..:....,,..,..,. 1001 6 septembre-29 novembre : à Loisrrow, sur le regallement des terres autour du grand réservoir de Trianon CD Pl nt RE el nina ane ler 12001 6 septembre-26 octobre : à Houpouix, parfait payement de 608 pour fumiers qu’il voiture pour led. jardin FE EE MR RE DRE LME POS ETES Go8it 11-26 octobre : à Nicozas Mercerye et consors, parfait payement de 631# 6° 3° pour le chaume qu’ils four- 631 6° 3° 11 oclobre-29 novembre : à luy, parfait payement de 28g2tt 3° 9° pour 64271 bottes de chaulme pour DE 5 PA OA EN AA IN PE «se 2 ANS 0"
nissent pour couvrir les orangers (2 p.)....
29 novembre : à luy et consors, pour cerceaux, échalats et autres fournitures, idem...,..,....., 6o5tt 14° 15 novembre-20 décembre: à Masseuin, chaudronnier, sur les vazes de cuivre qu'il fait pour Trianon
ÉD ed ee A dm a CEA die de 8ooft 29 novembre : à Esue, menuisier, sur ses caisses pour DANONE Se 2h 00 10 LR A HN CE 15ott
A Le Genre et Vizaw, sur leurs couvertures de chaume aux magasins des illuminations de la Ménage- DES UE DNA ALLO SNMP ARR EEE RS SNS 100
6 décembre : à Bawzy, peintre, sur le verny des vazes pour les cascades de Trianon. ........... 300
À Casse, menuisier, sur ses ouvrages pour lesd. cas- Cades:. 14: OT ERA E EE AR PETER A Re et 250ott
20 décembre : à BrancarD , verrier, pour 1469 carreaux de fayance d'Holande pour Trianon... 3764 10°
Somme de ce chapitre. ..... . 15625 6°
Pour les estangs, rigolles et réservoirs à faire sur la playne de Saclay... .. ND eut et let da Le 100000
18 janvier-24 may: à Bonxevor, sur l’estang du Pré-
Glosi(a op): Re A tree 3850 18 janvier 1682 -3 janvier 1683: à VaLcée, sur celuy de Saone Cha Dit. xd .... 345ooï 18 janvier-9 aoust : à La Coste, sur celuy de Saclay He re OR A AS A US AR Ad 13600f!
18 janvier-5 juillet: à Houer, sur le réservoir de LA CA à) PRE PAP LE CORRE A 9100 18 janvier 1682—3 janvier 1683 : à Guisserr, sur la chaussée! d’Orsigny (49 p.)............ .. 19390of 18 janvier-2h may: à Le Jeuneux, sur ses rigolles (AT RE TER SR PT LÉ Pos ad ae en 3150 18 janvier-24 may: à Voisin, terrassier, sur idem (OA SR OA ON REMOTE RE EnRs Res 3800 18 janvier-19 juillet: à Dupuis, sur ses rigolles de la plaine de Saclay (12 p.)...... RE RAT PS 2h00 18 janvier 1682-—3 janvier 1683 : à Amxor ?, sur an CAD ue Us on à ne Foiamue 20800î 18 janvier : à Jossenay, sur idem........... 200
25 octobre : à Gonor, Jossexay et consors, parfait payement de la somme de 14854 15° 4% pour fouilles of HéMSpnRls ne aa, 17044 15° 4*
18 janvier-31 may: à Gonnor, sur ses rigolles LE) PAP ES PR RU PS PE UE LORS 8250
* On dit quelquefois : la retenue d’Orsigny.
? Ou Amor.
18 janvier 1682 -3 janvier 1683 : à Guinox, associé de Gourçon, idem (14 p.)............. St SOON 25 janvier 1682-3 janvier 1683 : à Loisrron, sur ses fouilles et transports de terre à l’estang du Pré- CSS D RE no este 205501 29 janvier: à Berrrand, pour le dernier quartier de ses gages de l’année dernière........ ne DD 27 avril-11 octobre : à luy, pour les trois premiers quartiers de l’année 1682 (3 p.)........ 4%: 6o0t 8 febvrier : à Paye, pour la dernière demie année de ses gages 1681....... FRA HE ME LUE six Ne 200O 15 febvrier -15 novembre : à Rosranc, pour neuf mois qu'il a vaqué à tenir un contrôle des travaux de la plaine de Saclay jusqu’au 31 octobre (3 p.).......... 560 22 febvrier : à Vicxon, charpentier, pour fourniture de bois à la plaine de Saclay. ............ A ST 1° mars 1682-13 janvier 1683 : à Boureauzr et Manis, arpenteurs, sur leurs arpentages des travaux de PAANAS D) erreurs aie 3000 L octobre : à eux, pour remboursement de la dépense qu’ils ont faite pour planter à Saclay les balliveaux du Parc-aux-Gerts 2010. SL ent o A0 0° 1° mars : à BernarD, sur ses journées. ..... 1001 19 juillet: à luy, ayant l'inspection sur les ouvrages, à compte de ses appointemens. .... Fe as ea ON 18 octobre : à luy, sur ses journées à faire le controlle du Parc-aux-Cerfs....... ET RE AN Rte 2004 k avril-20 décembre : à Dupré, sur ses rigolles vers Péliseau (Sa po) eine Met eu. 15e M10O h may-27 octobre : à Paye, sur les {rois premiers quartiers de ses gages 16892 (3p.)..... PTT goott 10 may 1682-3 janvier 1683: à Boursauzr, sur l’aplanissement du chemin de Roquancourt à la porte Saint-Antoine (27 p.)...... Nude tri ce 48600) 24 may-20 décembre : à Pariser, menuisier, sur ses palissades pour la conservation des eslangs des chaus-
sées de Saclay et de Pré-Clos (23 p.)...... ... 7300 7 juin 1682-3 janvier 1683: à Pom, sur ses nouvelles rigolles (18 p.)...:........ ARR khooï
28 juin : aux ouvriers de la plaine de Saclay, du 19 janvier au 27 juin....... D MR RENE NX UD" 12 juillet-09 aoust: à Carow, arpenteur, parfait payement de 1614 15° pour cartes et plans à faire les arpentages fa pi}es os cu HA a RE sa où LOMME?
1* novembre : à luy, sur ses arpenlages, cartes et loisez des environs de Versailles. ............. Boot 12 juillet-20 décembre : à Epwe, sur ses rigolles du réservoir du Buc (8 p.)......... A M A 1850 19 juillet 1682-3 janvier 1683 : à BricarD, sur ses
aqueducs de maçonnerie pour la conduite des eaux de la
Paie (9 Due etat ss ADO DIN 13 septembre-27 décembre: à luy, sur ses travaux des Graissets (11 p.)....... RU etes TAN UI 9500!
19 juillet 1682 -3 janvier 1683 : à Mererer!, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il fait au Parc-aux-Cerfs (AD DS Den RS PR DR RNA . Lo5oott
11 octobre- 22 novembre : à La Bru, sur ses routtes dans.les bois d'Ipay (ap). 45%.455. 72042800
17 octobre : à la veuve Le Mure, fondeur, pour les ouvrages de cuivre qu’elle a fournis pour la conduitte des Graissels 2 bu crable int es à ARE NA 2584 16°
15 novembre 1682-3 janvier 1683: à Viry, sur ses tuiaux de plomb pour la nouvelle et troisième condune (UD) een she) RU ie Male Le te GRO D OO
15 novembre : à Huçuer, serrurier, sur les potences
UE PSS A EE RS SRE EC ONU 15 octobre : aux arpenteurs qui ont travaillé du 29 juin au 12 septembre........ Sins the 199 20 décembre : à Duperroy, sur ses remplissages. 200 A Noir, sur ses soupapes. ..... A Me 6Goot 3 janvier 1683 : à La Rivière, sur ses renfoncemens NA ee Dre LE M TE le te net dt DO
Somme de ce chapitre... 289609 12° 4°
Pour la continuation des aqueducs sous la montagne de Roquancourt, la somme de.......... LE MAO DOI ON
18 janvier-20 décembre : à Dorgay, sur sa maçonnerie aux aqueducs de Roquancourt (47 p.).. 23900 18 janvier-1* mars : à Bricarr, sur sa maçonnerie delai chanpese (DO Re NE NE . 2200 ‘18 janvier-22 mars : à Den, sur la fouille de l'éstana (rique LR AR RE ue eu vaBooft 18 janvier-26 juillet : à Boursaur, sur la fouille du réspnom ds D) t Te SNS deu à eh à .. hhooï 1°* novembre -27 décembre : à Lazanpe, charpentier, parfait payement de 622 16° pour avoir posé des planches sur les racinaux dans les grands aqueducs
(Spas so ve PEN ES be do Et ec ur DTA
Somme de ce chapitre. ..... 33g29% 16°
CABINET DES BAINS
Néant.
Pour les grandes pompes sur la rivière de Seyne pour Pélévation et conduite des eaux à Versailles... 200000
1 Ou Maïçrer.
Ra tie nd Sd sd Sn ce nr L'eét d =
18 janvier-5 juillet : à La Porte, charpentier, sur ses ouvrages pour la construction de la machine de la rivière de Seyne (27 p.)...........,.,,1 107000!
18 octobre 1682 -3 janvier 1683 : à Augerr, charpentier, sur ses ouvrages de charpenterie au nouveau canal (LD NE 4e A sa se es 2 22498500
12 juillet 1682-3 janvier 1683: à La Porre et Auserr, charpenliers, sur leurs ouvrages pour la construction de la machine(26 p.)........... 123500
6 septembre : à eux, pour les charpentiers suisses et manœuvres qui ont travaillé à secourir la grande digue de la machine les 19 et 20 aoust dernier. ....., 131
18 janvier-12 avril : à CLercer et consors, sur le transport des terres du régallement de la montagne de Eousiennet eo piles. ed A 4320
18 janvier-21 novembre : à Berri, sur le rem-
plissage de la grande digue (28 p.)......... 2434ott 16 aousl-6 septembre : à luy, parfait payement de 2808 10° pour moislons (4 p.)......... 28084 10°
septembre : à luy, parfait payement de
«: PONT MIO (ANUS RS ii Las tie 1hoûtt
18 janvier-13 juin : à Ocrer, sur les rigolles des plaines de Montigny et Voisin pour conduire les eaux de pluye dans le petit estang derrière Montigny (16 p.).
PR EU LATE AE E AP ARE nds de DDON 18 janvier-26 avril: à Jacques Le Roy, sur ses ouvrages. (19 D heu eat ie 27008 18 janvier-h octobre : à Borseau, sur ses ouvrages CO an de TN HE ou a OS C0 AM AENOT
18 janvier: à Pau Seuauem, charpentier liégeois, pour son travail à la machine............... 15oft 18 janvier-12 juillet : à RenxiN SEUALEM, autre charpentier liégeois, pour le même travail (7 p.)... 105oft 16 aoust 1682-3 janvier 1683 : à Pau et Rexxix SEUALEM, pour leur travail à la machine (6 p.).. 1800 3 janvier 1683 : à Jean Renxin, pour son mesme tra- Val. Get UE D DM LENS ST QUE Une Mt die Gott 18 janvier 1682-3 janvier 1683 : à Toussanr Micuez, menuisier liégeois, pour son travail à lad. machine (1402 er 851 10° 22 febvrier-13 juin : à Laronrayne, sur la maçonnerie des ponts pour traverser les rigolles des plaines de
Montigny eos (ap) aie h2oot 22 febvrier-15 mars: à Duponr, sur ses ouvrages (4 pass OURS RATES RES LEE) 7oott 22 febvrier 1682 -3 janvier 1683 : à Morez, serrurier, sur ses fers de pieux (29 p.)........ 139001
1 C'est-à-dire Louveciennes.
mars - 4. avril : à Pauzr, maistre de forge de Liège, sur les corps de pompe de fer fondu qu'il fait pour la machine (2 p.).......... ae aire 2000 8 mars-96 juillet : à Loisrron, terrassier, sur les rigolles qu’il fait pour conduire les eaux de source de Prunay au réservoir du premier repos de la machine PAIE T EMTE Ut à NES ASUS 1198H 9° 9° 8 mars : au s° AnNAuLT, pour une demie année du loyer de sa maison de la chaussée, occupée par des me- DUISIETS TA Net ee DRE ARE ER AREA PSE PARLE 1008 23 aoust: à luy, pour dédommagement des murs de son jardin et héritages endommagez par le dégorgement des nioegs Een Xe 3854 3° 4% 19 juillet-10 octobre : à luy, pour le loyer de deux faene CDR SR TS ne rt 250 15 mars 1682-3 janvier 1683 : à Megnoicr, sur ses fournitures de fer et charbon (13 p.)... 110254 13° 9° 19 mars-19 juillet : à Caro, arpenteur, sur ses ouvan CS De) nn nd ut a. 1600 29 mars - 6 décembre : à Le Mure, fondeur, sur ses DURANT ADD) ee CLR CHAT, 515ott 8° 22 mars-29 novembre : à La Haye, plombier, sur sesiouurages (et D) nu Nr 7768 22 mars- 13 décembre : à Grorces n'Espa, sur ses maniveles (44p)::rénzte eds uen ut 129500 h avril 1682-3 janvier 1683: à Nommer, sur ses fers de pieux el autres ouvrages (21 p.).. 180464 7° 9° 26 avril : à Marsanr, sur ses fouilles. ....... hoot k may 1682-53 janvier 1683 : à pu Vivier, sur sa maçonnerie d’un acqueduc pour passer les tuyaux pour
la conduite des eaux de la machine (19 p.)... 1255ott 7 juin: aus' ALcen, pour douze voyes de charbon de LE D RER PT EN RAS DS PA EU re RSR EST 60of 5 juillet : à luy, pour son paiement des goudrons et poix noires qu’il a livrés. .............,. 761 10° 23 aoust 1689 -3 janvier 1683 : à luy, pour les fournilures qu’il a faites (4 p.).............. 2359" 15°
5 febvrier-6 décembre : au s° pe Voremanr, archer de la Prévosté de l'Hostel, pour les ouvriers qui ont fourni et voituré des litières pour détourner les eaux de la grande digue (7 p.).......... MALUS 13834 4°
12 juillet-15 novembre : au s° pe Vice, ingénieur, à compte des manivelles et autres fers corroyez qu'il fait
venir de Lièper (3 pa) the Pan 1900f 12 juillet : à Monracxe, serrurier, pour 1578 livres de fer façonné, à 15° lalivre........... 984 12° 6°
16 aoust : à luy, pour 1412 livres idem. ... 86H 13° 6 seplembre-7 novembre : à luy, pour fournitures de FOIE A Je 1 AO APN NL ARE 859f 13° 3
29 novembre 1682-3 janvier 1683 : à luy, pour frettes et platte-bandes (5 p.)............ 1998 3° 12-96 juillet : à Rosrnr, parfait paiement de 1426K 13° 9%, pour la maçonnerie du remplissage de la digue qui joint une pelile isle à l'isle de Ghatou (aps at Name BU did ci 5768 2800" 19 juillet: à Rarrronr, pour le loyer d’une maison, quartier d’avril et octobre (2 p.)............. 100 2 aoust 1682 -3 janvier 1683: à luy, sur ses ouvrages k5oot 16 aoust-15 novembre: à luy, sur ses moiïlons (MA pe he nee de ia il Ur fn hg41 19° 2 aoust-20 décembre : à Bourne, sur la fouille du
de maçonnerie (20 p.)............. HOUR
deuxième puisard (13 p.),................. 23bot
9 aoust : à Le Sreur, charpentier qui s’est blessé, par gratification . ....... PA AE re» RNA ‘4. 30h
4 avril- 30 aoust : à Dévienxe et consors, sur le remplissage de la grande digue qui joint l’isle de Ghatou à lislede Croissy (9 nn, ee mienne. .... 3600 à luy, parfait payement de 1998# 15° pour la fouille du réservoir près le premier repos de la machine (7 p.)...... Fo pee 13984 15°
go may-26 juillet :
6 septembre: à luy, pour transport de terre provenant des éboulis du réservoir proche le premier pui- SAPA à PA OUALLA AIN RS SUN SR RICO
11 octobre: à luy et consors, parfait payement de 114554 3° 7° pour ouvrages au remplissage et payé de
digue, «sue are LUEUR 8554 3° q° 27 décembre : à luy, pour rigolles...... goù 13° 4°
9 aoust-13 seplembre: à Frapss el Devienxe, sur leurs fouilles et transports (7 p.)........... . 21508 20 septembre-18 octobre : à eux, parfait payement de 8249 14° 4° pour moïlon et libages à la grande digue bip.) us usure m4 S'atee vt 82494 14° 4° 18 octobre : à eux, complément de 11455 3° 7° pour remplissage de la digue près l’isle de Chatou. .…. 300 25 octobre-7 novembre : à eux, parfait payement de 30408 11° pour moislon et libages pour lad. digue CSD Mes sul het LP CU “ee 9040 4°
15 novembre-6 décembre : à eux, parfait payement de 5197 10° pour 12300 trois quarts de moilon
(LENS PRE RUE ue Pa tue btee dt he 51974 10 13-90 décembre : à eux, parfait payement de 2499 pour moon (eh) enr ees. 2499
moislon (2 p.)
20 septembre-13 décembre : à eux, sur les glaizes qu'ié onldivobon (a pi ae iidese ete 0 2920 g aoust: à Cuviër, pour bois de noyer ....... 98h
À Prar, charpentier, idem................. 8ot 16 aoust-18 octobre : à Marcnand, payeur, sur ses
ouvrages (4 p.).................. s:5 2% 2000 16 aoust: à Corsro, cordier, pour 585 livres de fisselle. . ... SU lan At CP VUN ... 204 15°
1 1 octobre : à luy, pour cordages et fisselles.. 78 18° 23 aoust: à Marrix Nicozue, pour deux grands bat-
. eaux pour servir aux ouvrages de la machine. ... 257
30 aoust : à La Coste, pour rigolles par luy faites et dédommagement à cause de l'orage ........ 283 14° 30 aoust-6 septembre : à Germain, pour déchargement de 6100 livres de moilon devant la grande digue (a pires. the, ue di ds AR G1oû 13 septembre : à luy, pour idem ....... 1534 6° 8° 6 septembre : à Gonrier, pour deux milliers un cent el demi de moilon pour jetter dans l’espron qui a esté fait au devant de la brèche de la grande digue. ... 55gf 13 septembre-13 décembre : à luy, pour moislon par luy fourni (6 p.)............,........... 36971 6 septembre : à Laxerois, cordier, pour deux cent quatre-vingt-sept livres de fisselle pour faire des fassines
pour la grande dique. car n PUS RE .. got 2° 18 octobre : à Iny, pour cent soixante-trois livres de ésellé s à Pt Nat RER ane SEX NAT 5oîtt 8°
13-90 seplembre : à Duvaz, serrurier, pour visses et crampons (2p.).................... ho8K 1 8° 13 septembre : au s° Gopernoy, chirurgien, pour avoir pensé quinze charpentiers blessez, depuis le 20 juin jusqu'au 12 septembre. ...................... 15ot 20 septembre -20 décembre : à Basrarp, pour moilons qu'il a fourni (9 p.).................. 5833 A la veuve Le Maire, pour une soupape et quatre 1 (0 ANA ON SR SEE ES U t . 292 19° 20 septembre-7 novembre : à Boquer, pour les ouvriers qui ont secouru l'entrée de la ventellerie de la 13034 17°
h octobre 1682-3 janvier 1683 : à Siaxé, charpen-
machine où il se formoit un renard (7 p.)..
tier liégeois, pour son travail (4 p.)...:...:.:s Goott 11 octobre : à Bounsier, pour quarante-deux bars qu’il a livrez pour porter des moislons......... ad Don 12 octobre : à Rewy, sur les tuiaux de grais de huit pouces qu’il doit poser.......... DEA ES 8oott 3 janvier : à luy, par advance sur ses conduites de TPE CPP AOC IAE Goott 11 octobre : à Bouanr, charpentier, par gratification, à cause de quatre doigts qu'il a perdus en travaillant. 4oî 18 octobre-27 décembre : à Dresvaucouins, sur ses
LUS (ee 0 SEEN JR HR RE LS .. 12800tt
18 octobre: à Pays, pour douze peaux de vaches non COrroyées. . .. . ... HO RU EL ET I L Ur RE 120 20 décembre : à luy, pour 5o cuirs de vache.. 45ott 18 octolbre : à Rousseau, charron, pour bars.. 45 29 octobre: à Leresvre, transport de terre... 1734 25 octobre 1682-3 janvier 1683: à Le Cerr, plastrier, pour ce qu’il a fourni de plastre pour le rétablissement des magasins (2 p.).................. 290
er
1° novembre : à Aimonr, pour fournitures... . 1601 7 novembre - 6 décembre : à Mareui, sur ses fouilles a Den guet DER Ut) lite 1534 6° 7 novembre - 27 décembre: à Marrix, pour ses tranchéeg:(S3pe }:L 24ihrats SAT AE PU TP) RE 3050ot 22 novembre-6 décembre: à CnarRueL, sur sa couverlure de la nouvelle forge (2 p.)...... hook 13° 32 6 décembre 1682 -3 janvier 1683 : à HarDeL, paveur, pour ses ouvrages au grand chemin de l'entrée de la ma-
chine (ADN RM ne fou 800tt 13-20 décembre : à Recnanp, sur les fouilles qu'il fait (api), MR Rp RER RS on à goott
13 décembre : à la veuve Lameav, par gratification, à cause de la perte qu'elle a faite de son mari qui a esté
noyé en travaillant. .... ARR EUSINE ENCRES 30tt 3 janvier 1683 : à Lamsorré, pour seize justaucorps de fonde dde D her a 1074 17° 61 À Corrécy, charpentier liégeois LARG. URSS ANT
1* febvrier 1689 -3 janvier 1683 : aux ouvriers charpentiers et autres qui ont travaillé à la machine, du 12 janvier au 20 décembre (49 p.).. 227564 15° 54
11 octobre 1682 -3 janvier 1683 : aux ouvriers extraordmatres (9p. 2 ii iii 111111
19 juillet : aux ouvriers qui ont nettoyé les rigolles. . RONA DOS MU ER TE AE TAG AU LE . bat G:
Pour le rétablissement des plants et pour les nouveaux plants à faire. ...... MAC TE Jet 40000 h febvrier- 13 décembre : à Louis Germain, sur les achapts et voitures des grands et petits plants d'arbres des Maisons Royalles (6 p.)............ 126708 6° 22 mars : à Îuy, pour ce qu'il a payé pour lever et voiturer dans le parc de Versailles, un piséa de vingt-
quatre pieds de hault.......,..... 100 TEAM 6! À luy, pour avoir levé et criblé du gland dans la faisanderie du Vézinet........... ARE .. 17 18°
8 febvrier : à Jean Frapes, pour son remboursement de ce qu’il a fayé pour rétablir les fossez des remises à gibier de la plaine de Saint-Denis. ...... 4o6tt 9° 81
31 may-2 aoust : à luy, sur les arbres des avenues des Loges à Saint-Germain et remises à gibier de la plaine de Houïlle et Saint-Denis (2 p.)........ 6oott
8 mars : à Louis Houpouix, pour avoir fait labourer dix arpens soixante-quinze perches deux tiers dans deux allées proche les Graissets, pour y planter du gland en pépinière, à 25tt l’arpent............. 268 18° 44
31 may-13 décembre : à Houpoum et Corzinor le jeune, sur les grands plants aux avenues et petits plants du parc de Versailles (3 p.)................ gooof
A eux, sur les fossez pour la conservation des arbres des avenues vers Villepreux et Gallye (3 p.)... 1600
15 mars : à Pierre RecnarD, jardinier, pour soixantecinq bottes de buys de bois de trois pieds et demi pour planter les deux nouveaux parlerres de l’orangerie de
Versatlesal) ra PR PA PA A QE Si. PAR 260!
15 mars: à Tnowas Marrace, pour fouille et transport
de quarante thoises cubes pour rétablir et régaler l'allée plantée de piscéas prez la pièce nouvelle vers la fontayne du Dragon...... ARTE os fe Aa er LA el 100
31 may-2 aoust : à Masson, sur les labours aux plants des remises à gibier de Trappes et Saclay (a à 1 RAP ER R ET SE ES ST Re . 12608 4°
15 mars-25 avril : à Masson et Bonxissanr, sur leurs labours aux petits plants des environs de Versailles (EP ARR ER Lee ls de ARTS RAIN RENAN LS 7ooft
22 mars de ComMMANDEUR , pour son paiement de cent huit vazes de fayance pour la pépinière. .... 144
28 mars : à Dior, jardinier, pour sept cent cinquante bottes de buys de bois, de trois pieds et demi de tour, pour planter prez l’orangerie du petit pare de Versailles. SDS NRE SA PL VU D LATE RS DRRUE R EN tete 300
28 mars: au s° TERRIAT, pour voitures d'oignons de fleurs pour planter dans les jardins des Maisons Royalles. 54H 19°
5 octobre : à luy, pour avoir fait voiturer par eau et par terre, de Lion à Paris, dix-sept caisses plaines d’oignons de fleurs pour planter dans les jardins des Maisons Royals ci PL ti tr ARC RMRE CEE TA 3014 16°
25 avril-10 may: à Denors, jardinier, sur le buys qu’il plante aux deux parterres près l’orangerie de Verpailleg (ap) PAR EN Se PERS TA EE 7oot
31 may-13 décembre : à Crosnier, Bermin’et consors, sur leur labour des petits plants des terroirs de Marly, Lucienne, la Selle et Roquancourt (3 p.)..... 1800
31 may-2 aoust: à Tarerry et Le Genpre, sur les labours aux avenues de Marly à Versailles et pourtour des estangs du bois d’Arey et de Satory (2 p.)..4 4oot
31 may-2 aoust: à eux, sur les labours aux petits plants du parc de Boulogne (2 p.).......... 2hoot 31 may-13 décembre : à eux, sur les labours aux arbres des avenues de Clagny, Glatigny et Marly 410) CORPS PEN TES 1800 13 décembre : à eux, sur leurs fossez depuis la porte
Saint-Antoine jusqu'à Roquancourt........... 3oof 13 décembre : à Loisrron, sur les labours dans les avenubs de Vincennes. : 4 42410 ed es lise: ON 31 may-2 aoust: à Losrron et à la veuve Perir, sur leurs labours aux arbres des avenues de Vincennes Ca pe Dane MOI ce EN Ste 6ooît 31 mayo aoust: à Loisrron et Bsswanp, sur les labours des Thuïlleries (a p.)............... hoot 4 octobre-13 décembre : à Besnar» et consors, pour voir esserté les épines et régalé les terres des allées du parc de Boulogne (4 p.).......
31 may— 2 aoust: à Besnanrp et Denrze, sur les labours
Hat ebere DD
des avenues du parc de Boulogne et Arc de triomphe (amine css eemeneerteberrtpoent 2004
1 1 aoust : au frère Trrre, de Gallye, pour quatre-vingtdix bottes de buis pour planter au Parterre d'eau et à la pièce des Sources. ........................ 364
27 septembre : à Jean Boneroy, pour avoir fait arracher trente gros chastaigniers morts dans les avenues de Glatigny, pour en planter de jeunes.......... 54 9°
13 décembre : à Cresrien et autres, voituriers, pour diverses voitures d’arbrisseaux du jardin de la pépinière du Roule, pour les jardins des Maisons Royalles.. 1410
Somme de ce chapitre... Ao253 19° 6°
PETITE ESCURIE
25 janvier : à Taevenor et Le Maisrre, sur les nouveaux ouvrages de maçonnerie. ............. 10001 31 septembre - 1° novembre : à La Fonraine el consors, sur l’aqueduc qu'ils font à la pelile escurie (EDR Te EURE SRE des en 6oooït
25 octobre : à Gnossevaz, pour ouvrages de menui-
serie par luy faits en la présente année... .. 2461 10°
7 novembre : à la veuve Descoperz et RapiGsois, menuisiers, pour les ouvrages par eux faits en la présente AA, RUN RE GAL Lee nn us ste Bu COR
7 novembre : à CLasses, menuisier, sur ses ouvra-
RUE HN MUR NAME NS en etre MERE à 300
Somme de ce chapitre. ...... 8553 10°
Pour employer aux achapts des terres qui ont esté occu-
pées par les ouvrages de Sa Majesté et des bois qui ont esté réagrvez À... 40 st RS 40. 1906000!
23 janvier : au s° Le Vasseur et sa femme, pour deux cent six arpens quatre-vingt-dix perches et demie de bois taillis en dix-huit pièces, scituez aux environs de Versailles: à: 1000 PAS ete PR ee ci 80000
30 janvier : à M. Le Teruer, Chancelier de France, pour cent six arpens soixante-dix perches cinq huitièmes de bois taillis, garnis par endroits de quelques baliveaux, 323884 3°
A Monsieur le marquis pe Louvois, secrétaire et
dépendant de sa maison de Chaville. .....
Ministre d’Estat, pour cent vingt et un arpens de bois taillis, partie nouveau plan, dépendant de sa terre de Vin MER OU One LR PE Penn
3 febvrier : à Monsieur le comte pe Gassé et Madame son épouse, pour deux cent cinq arpens quatre perches un quart de bois taillis, en six pièces, dépendans du come de dou: suebepumespene 51260Û 19° 6°
Au s° Taiscemowr, procureur du s’pu Cnaunoy, et son épouze, pour soixante et un arpens dix-huit perches de terre en vingl pièces, scizes sur les hauteurs de Lu- 15 febvrier : au Grand Prieur de Champagne, pour la
A VE CA ORAN A ER RRS erE ARC R ES LA
coupe des deux dernières années 1680 et 1681, de onze arpens des bois dépendans de la Commanderie de ja Villedieu, y compris 100! pour les dédommagemens du nent ee dut a dr ait Netee taDoN
À Couron et sa femme, pour un demi arpent de
bois taillis, scitué dans les bois de Marly....... 250f
6 mars : au s' Jouy, conseiller en la cour des Aydes, pour un arpent cinquante-trois perches de bois taillis, scis au terroir d’Amblanvilliers. . . ..
A Manouenre, Marne et Germaine pu Vau, pour soixante-deux perches un tiers à Rüel......... 193
Au s° ps La BourayE, comme procureur d’Aymé So, pour trois arpens de terre sçize au Chesnay. .... h3ah
À Anraoune Travers, tuteur de Guizraume Lucas, pour un arpent de vigne au Chenay, enclos dans le parc de Versailles en 1697 44 daube Labs pas 6 Bi DIo8
À Hauzwore et sa femme, pour deux arpens de terre au terroir. de la Selles. bise me siaol
15 mars : à Madame l’abbesse de Saint-Cir, pour une année de jouissance des terres, bois et prez prises pour l'estang du Bois d’Arcy et autres terres. ...... 1600ott
À vingt-cinq particuliers contenus en l'estat des terres acquises par le Roy,-comprises dans les estangs et réservoir des Marotles, de Vaucresson et de la Selle, pour le payement d’icélles...,..............*946oû 7° 10°
1 Ce chapitre ne renferme que des Ordonnances.
EPP CERN EN ER
PO EP CP PES
Aux Marguilliers en charge de la parroisse de Ruel, pour soixante-douze arpens un quart de bois en six pièces appartenant à lad. églize. ........... 20500
26 mars: à Mourue et sa femme, pour trois arpens trois quarts de bois laillis sçis à Viroflay....... 1209
À Some, greffier de Marly, pour deux arpents quatre-vingt-dix-sept perches et demie de terre à Marly. PERS TENUE SA EE RAM RE BE ME RES EA DE 15 U
À Jean Crosnier l’aisné et sa femme, pour trois arpens quatre-vingt-quinze perches deux tiers sur les
hauteurs de Marly et Lucienne. .............. 7955f À Garexe et sa femme, pour un arpent et demi de terre prez Lucienne et Vilvert............... 198
Au s° Dupoxr et sa femme, pour quarante-trois arpens vingt-quatre perches de terre, bois et chastaigners en: Vingbpièdess nautisme af
A Surarp et sa femme, pour cinq quartiers de bois faillis au terroir de Chaville. .........,...,... Aooï
À Guizuois et consorts, pour un arpent quatre-vingtneuf perches de terre à Lucienne et Marly...... 341
À Mowrois et sa femme, pour trois arpens trente-six perches de terre à Lucienne. . ... bb ie aus ao
28 mars : à Barar et sa femme, pour prix et nonjouissance d’un arpent de terre sçis sur les hauteurs de Loutetibanes. 242 4 dames DINAN ON
À pe Liver et sa femme, pour dix-sept perches de terre amie de suanade thin EUR RON UUNAER ON
À Craure Seué et sa femme, ès noms, pour prix et non-jouissance de quatre arpens de bois taillis au terroir de Jouy, compris plusieurs gros chataigniers et balli- ETS PARUS SRE OR EUR MEN CR PEN ES DEA dd
À Crauve Crosxier, pour deux arpens cinquante-six perches un quart de terre en trois pièces à Louvetiennes et quarante-sept chataigniers. ............ la5K 15°
À Jean François et sa femme, pour quatre arpens sept perches de terre et vigne, sçis idem....... go
À René Tuauwas, Nicoras et Anroine pe Vicoo, pour quinze arpens trente-cinq perches de bois tallis, chesnes et chataigniers en quatre pièces au terroir de Verrières, et non-jouissances. .............. 46o5t
19 avril: à la veuve François Gacraxp et autres, pour quarante arpens vingt-cinq perchés de bois taïllis sçis au terroir de Ville d’Avray.............., 11975N
20 juin : aux s° Parrocces, pour vingt-six arpens trente-six perches de pré et droit de gord ! et moulin sur 176984 8° 6
la rivière de Seyne. ....... RE at
! Le gord ou gorres, dit le Dict. de Trévoux, est une construction faite de pieux fichés dans une rivière pour y
A Trancuanr et autres, pour un arpent quarante et une perches de terre vers Louvetiennes. ......... 92554 9° À Crosnier, pour deux arpens soïxante-quatre perkGgit 18° Aux cy après nommez, pour leur remboursement des
ches, terres ot vignes...
terres dont ils estoient propriétaires, compris dans le dessein du chasteau de Marly, acquis au proflit de Sa Majesté, suivant l'ordonnance particuhère de fonds qui en a esté expédiée,
SÇavoir :
À Anrone Meusnier l’aisné et sa femme, pour sept arpens quatre-vingt perches de clos fruitiers, quatre arpens quatre-vingt perches de bois et six arpens de PT PRES ED LEDUC UE LE Le LU pe a
Au s' pe Vienne et sa femme, pour quatre-vingldix-sept perches de futaie............ 14884 16° 3°
Au s° Biocne, pour un arpent de pré planté d'arbres fruitiers et autres, et seize perches deux tiers de bois tanllis D na SN NEA RSR ARR ES taie tt tite
Aus’ Brerry, ès noms, pour deux arpens quatre-vingt- 851 13°
Au s° Toquevizze, ès noms, pour neuf perches onze
cinq perches de bois. ..:..:... SAME LES
pieds de jardin, cinquante toises carrées de murs, un Shot 5° of
Au s° »’Azcuy, d'Achères, et sa femme, pour soixante-
vivier et autres choses... ..............
quatre perches: de Bois. 52... 38940" À Cnanzes et Jean Gauper, et leurs femmes, pour vingt-deux perches un quart de vigne et dix-huit perches cinq sixièmes de terre.............. ITU DT 0
À Micuez Garreau et sa femme, pour dix-sept perches et: dennerderterrer: hr ane OR SES TO?
Au s° Gurrarp, seigneur de Marly, pour quatre-vingt perches et deux tiers de pature et saussaye. 1854 10° 7° À Prenre Saverr, Anroixe Baracwy, et leurs femmes, pour six perches de terre. .......... CPAS 271 19°
À GasparD Boivin et sa femme, pour quatorze perches ua ke OO TA
À Jean Gauper et sa femme, pour quarante-deux per-
un quart de marais. ..:.. ART ER VEINE
ches un tiers de vigne................... 990 5°
Aus" Revenenp, pour six arpens, soixante-seize per ches et demie de bois taillis et quatre-vingt-onze perches 6165 13° 10° Aux s° Micon et dame Tronsox, pour un arpent 6614 17° 6°
sept douzièmes de jardin ....... Ne cinquante-sept perches de terre. .....,..
étendre des filets et y prendre du poisson. Le droit de gord est donc nn droit de pêche,
Au s° pe Sorite, seigneur de Louvetienne, pour quatre-vingt-quinze perches de terre......... 2734 9° 6° À Gzonczs Yvon, pour soixante-seize perches un quart eo RU, 5, Ve 4138# 8° 0° À Marmin Crosnier, pour vingt perches de bois.. 6ott 10 juillet: à Bourster, pour deux arpens trente-neuf perches douze pieds de terre et pré, au terroir de Mon- RO Lee VE sl EE Lis, L'BnIaR 40" À Anrone et Jean Le Conte, pour trois arpens de bois et de nouveau plan sciz au terroir du May.. 7oott Aux héritiers des s° et damoiselle px Quorx, pour huit arpens quatre-vingt-six perches de jardin, bois taillis et pré au terroir de Marly.............. 93198 5° 10° Aux veuve et héritiers Pisrre BLonpes, pour huit arpens vingt-huit perches un tiers de pré, bois aunois et 1 38958 16° 8°
11 juillet : au s° Maurice, pour sept arpens de bois
chataigniers sciz à Marly..........
taïllis, chesne et chataigniers à Montreuil... ... 2030
31 juillet : à Jeax Crosniër et consorts, ès noms, pour deux arpens sept perches deux tiers de terre À Anrowe Houssay, ès noms, pour deux arpens . o70tt À Taurraux l’aisné, ès noms, pour deux arpens
labourable à Louveciennes.. .........,......
onze perches de terre scituée idem. .......,..
soixante perches deux tiers de terre et vigne. 769 10°
À Jean Becravoins l’aisné et consors, ès noms, pour douze arpens soixante-dix-sept perches de terre labou- 24844 15° À SAnDeLAIN et sa femme, pour un demi-arpent de
rable à Baïlly et Louciennes.. ...........
terre et vigne sciz idem. ..... ice 1000) À pe ra Roue et sa femme, pour un demi-arpent de terre en vigne, garni de chastaigniers au terroir de Lou- VÉENRES EL Ne had PES ae Leo MON 4 De À Cnarces Laurens, ès noms, pour cent-dix-neuf perches de terre en quatre pièces... .......... 9001 À la veuve Pierre HanouarD, ès noms, pour six ar- 114990 117 À Jaques Berceron, ès noms, pour deux arpens vingt-huit perches bois taillis à Viroflay. . À Mann Cnrosnier et sa femme, pour deux arpens
pens soixante-quinze perches de terre Got 11°
quatre-vingl-treize perches un tiers en six pièces à Lou- : L8ot À Pierre Haussay et sa femme, pour soixante-dix-neuf
230h À la veuve Guizzauue Ancor, pour vingt-trois arpens
VOUS LOU LU LULU Arte tee perches de terre en deux pièces scizes idem... ..
vingt-quatre perches et demie de terre, vigne et bois PNR D DE ee bin LE UT ED 00 ON
À Isamserr Rarron, ez noms, pour vingt-cinq arpens vingt perches trois quarts de terre en vingt-neuf pièces,
scizes sur les hauteurs de Louveciennes. ..…. 3649 11°
À Prenre pe Née et sa femme, pour un arpent trentecinq perches de bois taillis, terroir du Chesnay et de la 5hat À François Hewery et sa femme, pour trois arpens
Selle, y compris les feuilles et les baliveaux. . .
et demi de bois taillis, en deux pièces, au terroir de
NON D de Re in Le née
1° aoust : à Anne Hucuer, veuve Jaques ALzain, pour douze arpens quatre-vingt-dix perches de terre à PANOU LA LT La EN n .... 1483 10°
À Daniez Drsrocuers, pour un arpent et demi, deux
perches terre et bois, terroir de Diancourt..… 275 15° À Prixrppes Perarr, pour un quartier de bois tallis, tenroir d’Armmblainyilliers. | 2.4, 2:84 à: 6ot 2 aoust: à Louis Vrecrarp, pour cinq quartiers de bois et pré en trois pièces, terroir de Versailles. 5agh 14° 8 aoust: à Jean Lecennre et autres, pour un arpent soixante-quinze perches de bois taillis au terroir de Buc. AD D Le Ur TN MO ue 12 aoust: à Guicraune Le Brer, pour vingt-quatre perches de Lerre au nouveau cours des Tuileries... 82# 1h aousl : à dame Gevevierve Le Brer, veuve du s' Grariex Mevarprau, pour trois quartiers idem... 3oot À Gunxzaume Rozy, pour dix-huit perches et demie DRE NS ED nb Prat TE À L'Escunrzer et Bronprau, pour vingt-quatre perches ct demie de férre debit tee Lo À Monwër, pour sept perches de terre idem. ... 484 À Prerre Rocne, pour vingt perches idem. ..... EU Aux héritiers de Jeanne Prroui, pour un demi- CPE ee de PACA RAA Are tt Rte et 680ott À Parcipres Cossarr, pour quarante-deux perches de terre et cent cinquante-sept toises trois pieds de murs RS RO TE MR M UN nt
À Lows Vicror, pour un demi-arpent idem...
29387" 7° À Mançuerire Sorer ct autres, pour soixante perches 388h 7° À Le Czerc et sa femme, pour demi-arpent idem. 854
CL D à LÀ 0 MAPS RE OP DE ON ONE LL CE RE
À la veuve Fournier, pour huit perches idem. ho 16° À Prerre Duvar,, pour un demi arpent idem... 525t A Jean Maravanr, pour cinquante-huit perches de lerre sem... .,,.....,.:.,....:..:..4 Bogt10 À la veuve de M"° Craune Lx Caron, pour prix et nonjouissance de trois arpenis quarante perches et demie de terre scizes au nouveau cours des Tuileries. . 3900 À la veuve et héritiers Jean Parenr, pour un arpent Mn St bi) ea EI 1 4onot
19 aoust: aus” pe Bercancourr, prieur de Rennemoulin,
OS PAS EU TT PR PP NN PT PR DE SPA
pour non-jouissance de cinquante arpens de bois dépendans dud. prieuré, et ce pour l’année 1681... 6oof h octobre : à Tauizzau, pour vente et eschange des terres mentionnées au contract du 29 juillet... ... 5oof A Le Cerc ct sa femme, pour soixante perches de
D RARES PEL AON À Pernier et sa femme, pour trois arpens soixante-
vignes scizes à Louvetiennes . .....
huit perches un tiers de terre idem.......... 8ohi 5° À Guienaro, pour deux arpens de terre au terroir des Giro) eReR ÉRRLU DE DÉS UN A Suzaxe Duran, pour vingt-cinq perches de bois au terronde Bucs, LL. e ae AO 070 18 octobre : à Corner, pour deux arpens de terre au terroir de Bailly... nus one A Cousrurier et consorts, pour deux arpens sepl perches deux tiers de terre à Louveciennes. ..... 3851 A Düsois et sa femme, pour trente perches de vignes sci à Doaveiennes {12240900 NP 4408 15 novembre : à pe Liver et sa femme, pour dix-sept perches de terres scizes idem................. 30tt A Tuowas Mercier, ès noms, pour soixante-quatorze perches de terres scizes M NON RER DIE FE A 1444 10° 22 novembre : à Jean Gauper, ez noms, pour sept arpens dix-sept perches deux tiers de terre dem... 16254 À luy, comme tuteur de Cuarzes GAUDET, son neveu, pour un arpent trente-cinq perches deux tiers scizes 3551 5°
20 décembre: à Axpré La Croix et sa femme, pour
A Pt ERA EP AE RE ST LMD RNA Le
dix-huit perches de vigne à Roquancourt. .... 971 16° À Germaine Crosnir, veuve d'Esrienxe Rice, pour un arpent cinquante-six perches de terres scizes à Lou- CIRILIES 2 eee PRE AT AEAES Re 285 10° A Louis Denis, pour un arpent neuf perches cinq sixièmes de lerre et pré dans l’avenue de Noisy. 6281! 3° Au s° Le Vasseur et sa femme, pour la non-jouissance des bois qu’ils ont vendu au Roy, au mois de janvier der- GAGNÉ AN A AR Et SD à NO cb a 500 3 janvier 1683 : à Despoix, ez noms, pour un arpent quatre perches de vignes à Louveliennes. ...... 1000f
Somme de ce chapitre... 371585 19° 1°
Pour employer au parfait payement des dépenses faites les années précédentes !.......,.:........ 200000
18 janvier: à Buxec, lerrassier, parfait paiement de 1676# 4° pour les fouilles et transports de terre à la-
Ce chapitre ne contient que des Ordonnances.
queduc des eaues bonnes à boire de l’avant-cour du chasteau de Versailles. ...........,...... 4764 4°
25 janvier : au s° Courow, parfait payement de 246364 10° pour tuyaux de fer de fonte fournis en 1681, non compris 2000!! retenues pour garantie des ouvra- MO MU all Ne Sue es ORTOTÉNT R
À Duxz, parfait payement de 15210! pour les ouvrages de ciment par luy employés en 1681 au nouveau potager de Versailles 5, .4,,%.404000 8) agaoft
À Frawano, sculpteur, parfait payement de 7895 pour les ouvrages fails à la façade du chasteau de Ver-
‘sailles du costé du Parterre d’eau........... 3970
Aux enfans du s° Perrauzr, parfait payement de 3000 pour les loisez d'ouvrages qu’il a faits depuis le mois de janvier jusqu’au dernier aoust 1681... 2000
À Le Move, jardinier, parfait payement de 6700f pour les treillages qu’il a faits au nouveau potager et en divers endroits du petit parc de Versailles en 1680 et AO BAPE ENS D RP ARR MURS MR ER TS PT TO ON
28 janvier : à Fowrezce, sculpteur, parfait payement de 825 pour ouvrages par luy faits, en 1681, à la chapelle de la Reyne de la nouvelle parroisse de Ver- SALES A TN AU EeNr Na AT HAT DUR
1 febvrier : à luy, parfait payement de 30of pour les ouvrages et trophées qu’il a faits au-dessus des deux croisées ceintrées de la grande aile... ....... aout
1* febvrier: à Au Lance et La Pensée, parfait payement de 1724 pour les bancs de pierre de liais de la Girandole. ........ PRE RQ ie Cl MS Se 1124
8 febvrier : à Prepor, parfait payementde 9177" 13° 10° pour ouvrages de maçonnerie faits au Val-de-Grâce en Ua re M IUDREE Fe US En ces UT EE PASSER GS LT LS h1q7t 13° 10°
A La Banownière fils, doreur, parfait payement de 05754 17° pour ouvrages faits à Versailles. . 3475 17°
A La Porre, doreur, parfait payement de 57211 13° pour ouvrages faits au chastean de Versailles en l’année DST NES EENNIEn NI PARLES ÈS DR Re 33211043;
A Le Pacs, autre doreur, parfait payement de 5476 5° ... 28768 5° A Massou et Lecros, sculpteurs, parfait payement de
pour ouvrages par luy faits idem... .....
2h00#, à quoy montent les ouvrages de sculpture sur les portes du grand e:calier de la Reyne au chasteau de Morale univ at INR or Et OU
15 febvrier : à Boureauzr el Maris, arpenteurs, parfait payement de 15031 3°, à quoy montent les dépenses par éux faites pour lever les planz et faire les arpentages de la seigneurerie de Galie et autres de la plaine 653 3° A Vazuée , lerrassier, parfait payement de 25558# 6° 10°
de Saclay, 2.442 4, 4 M 6 cmeN ie NUE un
pour les fouilles, glaizes, conroi et gazon par luy faits tant aux environs des Graissetz et du Chenay qu’à l'estang des Marottes 79584 6° 10°
15 febvrier : à Houer, terrassier, parfait payement de 18327 15° pour ses ouvrages du réservoir de Vauhg27t 15° À Doruor, serrurier, parfait payement de 2429ft 19° 6° 16798 17° 6° À Duez, ouvrier en ciment, parfait payement de
cresson pour ses ouvrages de 1681 à Versailles...
1488ott 16° 8° pour les ouvrages par luy faits à la Salle 2380h 16° 8°
-À La Garene, maçon, parfait payement de 274 4h 8° 9° pour les murs de closture du jardin des Pères de ls Mission de Versailles en 1681 17448 8° 9° À Corzevaux, Le Coure et Arcs, sculpleurs, parfait payement de 1987 10° pour leurs ouvrages de stuc du sallon du bout de la gallerie de Versailles, du costé de 6871 10° 18 febvrier : à La Porre et Leczerc, charpentiers,
l'appartement du Roy
parfait payement de Ao5gatt 13° pour les ouvrages par eux faits au chasteau de Clagni, depuis 1675 jusques et 892 13° À Duvas, couvreur, parfait payement de 3229ott 6° 64
compris 1678
pour ouvrages faits à Clagny depuis 1675 jusques et compris 1680 5ghoï 6° 10°
À Yvon, autre couvreur, parfait payement de 19394 10° 1391 10°
À Casran, serrurier, parfait payement de 43203 6° 8° pour ouvrages faits à Claguy depuis 1675 jusques Lo83# 6° 8° À Marcnan», serrurier, parfait payement de 24174
pour idem, en 1678
et compris 1680
3° 10% pour idem, jusques et compris 1681. 854H 3° 104 À Hasré, autre , parfait payement de 131314 1° 10° .. 281 1° 10% À Verr, autre, parfait payement de 666# pour ouvrages faits à Orangerie en 1681 À Cousran, menuisier, parfait payement de 4G799t#t
pour idem, depuis 1676 jusqu’en 1681
5° 64 pour ouvrages faits idem depuis 1675 jusques et 7194 5° 64
compris 1680 À Desconers, autre, parfait payement de 92994 16° 9 ghg 11° 9° À Niver, autre, parfait payement de 284394 5° 11 pour ouvrages faits idem À Daviexow, autre, parfait payement de 15967t 8° 3° pour idem 22048 18° 3° À Laxçounon , autre, parfait payement de 55754 19° 1° 9331 7° 1° À Drovixy, autre, parfait payement de 31134 6° 84 pour idem jusqu’en 1677
pour ouvrages faits idem
pour idem jusqu’en 1679
pour idem
À Buirerre, autre, parfait payement de 800 pour idem jusqu’en 1676 À Lavier, autre, parfait payement de 17674 pour À Ja veuve Jaouer, vitrier, parfait payement de 5810 15° pour ouvrages fails idem depuis et compris 1677 jusques et compris 1681 got 15° À Le Hoxers, peintre, parfait payement de 10314# 8° 10° pour ouvrages faits depuis 1676 jusques et compris 1680 1339 8° 10° À luy et Tierceun, parfait payement de 24064 16° pour idem en 1675 656 16° À Sizvans, autre, parfait payement de 1554 11° 8* 554 11° 84 À Vicoureux, peintre, parfait payement de 124# 1° pour ouvrages faits dans les garde-meubles .... 94h 4° À Paru, sculpteur, parfait payement de 4o3ot 18° 6% .. hg5tt 18° 6° À Pernin, autre, parfait payement de 20274 4° 6* 254 6° 6° À Briquer et Lecerer, autres, parfait payement de 10695 11° 7° pour idem, depuis 1676 jusques et compris 1680 Gal 11° 7% À Desriexée, autre , parfait payement de 29734 15° 6% pour idem 518# 15° 6° A Raox, autre, parfait payement de 101284 15° 0° pour idem en 1675-77 et 1680....... 1970# 15° 9° À luy et Drouizux, autre, parfait payement de 8069 10° pour idem en 1679 et 1680
pour ouvrages faits aud. Ghagay:. sus
pour idem
1169 10° Aud. Drourzuy, parfait payement de 10956# 9° 10° pour idem 2256 9° 6% À Dessarins, parfait payement de 2046 pour idem.
À Le Honere et consors, parfait payement de 7o8att 1° pour idem :
À Drouirxx et consors, parfait payement de 3410tt pour idem
À Le Howcre, parfait payement de 2798 pour idem en 1677, 1678 et 1679
À Houzau, parfail payement de 1649
À Massou et Lecros, parfait payement de 34o# pour
Aux Brancnarp, autres, parfait payement de 51ott pour idem en 1675
À Jouvexer, parfait payement de 2961 pour idem en 1676 et 1677
À luy, Lecros et Massou, parfait payement de 7074 6° 8° pour idem
À Mazeuwes et Jouvener, parfait payement de 3239.
LA" pour dem : + ERA MMA IOEEr nn Gott 14° À Paris et Marvin, autres, parfait payement de Lol 4K 5° idem depuis 1677 jusqu’en 1680... 6aht 5° À Le Cours et Macwières, autres, parfait payement de #9 to DoURrMemEr LPS A LE 1140 À Luxe, marbrier, parfait payement de 52307 8° 11° pour idem depuis 1676 jusqu'en 1681... 6687 8° 11° À MarcnAno, paveur, parfait payement de 158534 9° 8° pour ouvrages de pavé faits à Clagny et Glatigny, depuis 1676 jusqu’en 1679............. 5353 0° 8° À Boussarr et Nozcer, terrassiers, parfait payement de 59431 15° pour ouvrages faits à Glatigny depuis 1676
jusqu'entt08 02.2: MALE ES SPACE À 363 15° À Cuircor, autre, parfait payement de 2610 6° pour ide en 1078 167 ii, ARE IRAEL ARENA Got 6°
À Porrery et Mourow, carriers, parfait payement de h84o# pour pierres de Saint-Cloud fournies en 1676.. RU EN Le CE d'OS VAS US TOP TN SES OU AE 6oott
À Hénox, fondeur, parfait payement de 8427 14° 6° pour ouvrages de cuivre fournis idem. .... 397% 14° 6°
A Laporrgau, parfait payement de 3839 4° pour huit manivelles de fer qu'il a fournies aux nouveaux MOULE CS Un ARR RS AE SUR Sn Re 43ot 4°
À Bersaucourr, espinglier, parfait payement des ouvrages de fil de fer fournis à la mesnagerie de Glaligny ER LOm rte SRE EL RAS ae À 45 1081 10°
À La Banonnière père, doreur, parfait payement de 5821 4° pour ouvrages qu'il a faits à Versailles en OR A PAR PA OA VE RDC UA CE PA QE 1191h 4°
19 febvrier : à Misson et Dersais, marbriers, parfait payement de 95194 6° 6° pour ouvrages qu’ils ont faits au cabineb des Dains 44 2e 35194 6° 64
À Bounsaur, terrassier, parfait payement de 42654 12° 64 pour transports de terre pour faire la chaussée de 4654 19° 6° À Lucas, serrurier, pour ouvrages faits en 1679 et
l'allée à Trianon et autour du Dragon. .
1680 pour les ballanciers des médailles aux Galleries dû
ROUTE ET SE NA a ie) ete EU 1235H 1° À Bricarr, charpentier, pour ouvrages faits en 1680 à la pompe du, Pont=Nenf 4.14.) 8164
2h febvrier: à Bertin, terrassier, parfait payement de 12860! pour ouvrages faits aux Graissets en 1679,
ÉOBCOE MODE DAS RENTRER RS RE RNA 1960 À Porn, autre, parfait payement de 3716 1° 9° pour LÉ PR LA OR UE A AO Le 16164 1° 0°
À Couuin, paveur, parfait payement de 213194 17° 7° pour ouvrages faits en 1679, 1680 et. 1681, à la grande escurie de Versailles. ......,... 5319 19° 7°
À Furer, serrurier, parfait payement de 95554 pour ouvrages faits à l'Observatoire en 1679 et 1680. 30554 1° mars : à La Rozér, tailleur de pierre, parfait payement de 1638# pour ouvrages faits pour les bornes de pierre du chasteau de Clagny................ 2881 À Cavouy, maçon, pour ouvrages de maçonnerie faits depuis 1678 jusques et compris 1681, parfait payement (CRE LL LAS D ce SAR ET AE AMAR 246oh 13° 8° À Jean Gazreau, dit Lassurance, autre maçon, parfait payement de 4843# 11° 4° pour ouvrages faits en 1680 CU RON UUUON EUR PMR NRC Mt 1499% 11° 4° À Rosnier, autre maçon, parfait payement de 5128h 3° pour ouvrages de maçonnerie faits depuis 1677 jusqu'en ODA EP ANNE RU des at OH À Perir, charpentier, parfait payement de 21374 10° pour ouvrages faits à la grande escurie de Versailles en 1079 et FOBOr FAR GRAS NRC ARE 7 DU LE NtS A Vienox, peintre, parfait payement de 59754 pour ouvrages faits dans la salle des gardes de la Reyne en 1679 CHTOD ON SON RE MEN SR PA Ne 175 À Parsver, autre, parfait payement de 17254 pour AUS PR MARIA Ne ANRT ET MN ÉRE AS er 725 À Grexogze et Le Brux, parfait payement de 1800of pour ouvrages de sculpture faits sur la façade du chaseau der Versalesss ei ME SES A 6ooïi À Le Mume, fondeur, parfait payement de 1290 1 8° pour les ouvrages qu’il a faits pour la pompe du moulin der Fatpaÿ: PS EEE RL SOLAR ne 3gof 18° 3 mars : à ANTOINE Parzer, peintre, parfait payement de 10990 pour ouvrages faits aux Thuilleries depuis 1666 jusques et compris 166g9.............. 790! À La Ponre, doreur, pour ouvrages faits au Palais- Royal, en l’appartement de M°° pe Gourpon en 1679 et 168070) EN A RE A TRE RNAUSE 2137 17° À Esuert, concierge du chasteau de Compiègne, pour dépenses faites de 1679 à 1681...... 16374 8° À Papecaiv, pour avoir ramonné trente-cinq cheminées au Palais-Royal et au vieux Louvre, et fait douze toises de languettes auxd. cheminées en 1680.. 6ott 5° À Varisse, pour avoir ramonné soixante-neuf cheminées aux Thuilleries, Palais-Royal et hostel des Ambassadeurs en 1681........ CE Ed à PR R 410 8 mars : à Mazière, parfait payement de 5128 6° pour les ouvrages de maçonnerie faits en 1681 pour l'acqueduc de l’avant-cour............... 2328H 6° À Gucci, pour son payement des ferrures de bronze par luy fournies aux portes et croisées des grands et petits appartements du chasteau de Versailles en 1681. 3030 9°
A L'Esrivouze, vitrier, parfait payement de 51511 11° 5* pour ouvrages de vitrerie en 1681... 16514 11°5° A Tusvenor et Le Maisrne, parfait payement de 565384 17° 6“. pour fouilles et transporls de Lerre aux petites escuries en 1680 et 1681 ...... 5188 17° 6° À Bouncauzr, peintre, parfait payement de 11644 15° 2% pour tous les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits, en 1681, aux chasteaux et dépendances de Versalés ur audi es 4e Nat Ro 39/4 4H 15° 9° h mars : à Tavernier, serrurier, parfait payement de 178254 6° 6° pour ouvrages faits en divers endroits de Versailles en 1678, 1679 et 1680...... 1125K 6° 6° o mars : à Mazièns, parfait payement de 34648K 1 0° pour les ouvrages de maçonnerie de la nouvelle chapelle de Versailles. en 4684418 oh sove lei 5648 10° À Porrou, ébéniste, parfait payement de 13114 pour les ouvrages de l’estrade de la chambre du Roy.. 911f À Houasse, peintre, pour des remuemens des tableaux du cabinet du Louvre idem. .......... 1000 À Mazeune et Jouvener, sculpteurs, parfait payement de 5820 pour ouvrages de plomb et estain au-dessus des combles pour les poinçons et admorlissemens du chasteau de Versailles. .,...,.,,.,... des a 0N À la veuve Descoperz et Francors Couvreux, menuisiers, parfait payement des ouvrages faits aux escuries en OUR D DV TT IN Ie dE 22708 9° 4° À Fowrezces, sculpteur, parfait payement de 6928 4° pour les ouvrages par luy faits à Versailles en 1680 et GB ci ee En éeiotion dci A QÈ JL À River et Manronnois , menuisiers, parfait payement de 31571 5° pour ouvrages faits en 1678 en l’appartement de M'° la Grande-Duchesse de Toscane, à Ver- BAHel qe: 4 tent Heu Ti vhs dre 957 5° À Mans, serrurier, parfait payement de 14AG8K pour les fournitures de gros fer et menus ouvrages de serrurerie par luy faitz en 1681........,,...,.. ka68h À Prou, menuisier, pour ouvrages par luy faits idem en 1681 en divers endroits. ............ 14861 17°
À Massezin, pour deux cents godelz de cuivre pour :
servir aux moulins qui eslèvent les eaux à Versailles,
Fsianon et Salony. 44 Reine senfenitan 53561 6° À L’Esrinouze, vitrier, pour des ouvrages fournis en 1681:à Versailles. , 4: 44,4. 1: 2800145!
A Mazeunss, sculpteur, pour des modèles des torebères et vazes de la Salle du bal en 1681.,. 5o0of A Lecnos et Massou, autres sculpteurs, pour les mo-
dèles en grand idem. ........ pi eista midi ts NB RQ À Gimarpox, sculpteur, pour idem des ceintres des croisées de Versailles en 1682...,...,...... 1400k
À Luérrmien, charron, pour ouvrages qu’il a fournis à l’orangerie de Versailles en 1681........ 147 16° À Lucusr et pe Lopez, serruriers, pour barrières et lourniquets par eux faits aux terrasses de l’avant-cour de Versedies: ana G8 1ihiu -aitémdnté ester 01098 5° À Boucuer , taillandier, pour ouvrages fournis depuis le 3 octobre 1681 pour les moulins de Satory. 57ott 6° 10 mars : à Barnisre, fleuriste, parfait payement de 12004 pour ouvrages de peinture de fleurs et fruits faits dans la gallerie d’Apollon au Louvre en 1666 et ROOMS MS de apies et DA RSR di s0et ss on 15 mars: à Yvon, couvreur, parfait payement de 155914 3° pour ouvrages et réparations de couverture par luy faits en 1681 au chasteau de Versailles et lieux en:dépendant. «4.34 dore. PATRON 5591 3° A Caquerarr, menuisier, parfait payement de 3574 5° 6* pour les couvertures des orangers et jasmins de Trianpa il dé iotdn Use AT ne 87h 5° 64 À Raupour et Simox, peintres, parfait payement de 7000 pour les ouvrages de peinture à fresque et dorures qu'ils ont faites sur les quatre faces extérieures des murs du premier pavillon à la droite du gros pavillon de Marhée it Je haec, dé AS EE AR A0 on sise DOI A Taévexor et Le Maisrrs, parfait payement de 35959f 6° 10° pour ouvrages de maçonnerie en 1681 pour achever la pelile escurie. . ..... . 83959 6° 10° 16 mars : à Lecnos et Massou, sculpteurs, parfait payement de 75601 pour les ouvrages de la fontaine de l'Arc de triomphe dans le petit pare.......... 256ott À Fossier, garde-magazin, parfait payement de 14977 18° pour dépenses de 1676 à 1680. 32771 18° À Care, menuisier, parfait payement de 21564 19° 2% pour ouvrages qu'il à faits à Clagny de 1677 à ABOU un che Me dass bnre ... 5a64M17°5° À Forprin et Bourré, serruriers, parfait payement de 2849% 16° pour les ouvrages qu’ils ont fait en 1681 aux petites escuries de Versailles. ............ 12494 16° À Vazceran, serrurier, parfait payement de 10010h 9° pour les ouvrages qu’il a faits au chasteau de Versailles bn LDPde sé Lens pi ie 2709" 11° 29 mars : à Pineau, sculpteur, parfait payement de 559% 9° 6! pour les ouvrages faits à l'appartement de M°° 0e Manrenon..…..,.....4.,. ann ..,. 3b2ft 2° 25 mars : à Mesxano et Cuvicuers, marbriers, parfait payement de 183254 pour les ouvrages faits au sallon du Roy au bout de la grande gallerie et pour l'escalier de la Reyne à Versailles en 1679, 1680 et 1681... 4125 A Hovasse, Le Brun et Le Move, peintres, parfait
payement de 155oï 10° pour les ornemens par eux faits en 1681 à la grande gallerie. ....... 10754 10° À Le Maisrre, entrepreneur, pour son payement des ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en 1679 à l’hostel de Vermandois de Versailles .........,... 396 19° A la veuve Desconerz, menuisier, parfait payement de 27898 7° 2° pour ouvrages faits en l’année 1678 à l’appartement de M°° ne Montespan au chasteau de Ver- Bees Génie ice SOLS LEE HN Reda 89h 7° 9° À Berruier, rocailleur, parfait payement de 13689h 14° pour les rocailles de la Salle du bal et autres endroits au pelit pare de Versailles en 1680 et 1681. 2789# 14° A Prou, menuisier, pour ouvrages faits en 1680 à l'un des salons de la grande gallerie idem... 1974 10° 30 mars: à Gascoin, ferblannier, parfait payement de 2198# 10° pour les bouquets de feuilles de cuivre de la fontaine de la Girandole de Versailles. . .. 11984 10° 3 avril: à Coisvaux, parfait payement de 283at pour le groupe de l’Abondance à l'entrée du chasteau. 133ott 5 avril : à luy et Baprisre, parfait payement de 10290% pour les ouvrages de sculpture aux quatre niches du grand escalier, et pour les festons de l’antichambre du” ROV'aUGhasloanh esse eds meet hogott À Baprisre et Giraron, parfait payement de 384ott pour les ouvrages de métail sur les boursaux d’une des ailes du chasteau de Versailles ...,........... 8hott À Girarnon, pour son payement des ouvrages aux lanternes où sont les cadrans du chasteau....... 5ooît 5 avril : à Loisrron, parfait payement de 1248708 44 pour les fouilles et transports de terre par luy faits tant au réservoir de Trianon, nouveau potager, qu'au parc de Versailles et Parc-aux-Cerfs pendant les années 1679, 1680 et1681..... PU I + 89934 2° 10° 9 avril : à Poror, charpentier, parfait payement de 121314 8° pour les ouvrages qu’il a faits au chasteau et dépendances de Versailles et à la Salle du bal du petit parc én 1080 1eb 2824 ul din es 33314 8° 12 avril: à Loisrron et veuve Perir, parfait payement de 1054 1° pour l'entretien des arbres des advenues de Vincennes:pendanh 1684 . 44e 4e ooves 454 1° À FRrapes, parfait payement de 12184 16° 11° pour les advenues des Loges à Saint-Germain. . 618 11° 11° À Loisrnon et Besvarp, parfait payement de 6a4it 7° 2° pour idem aux Thuilleries. ......... 29h 7° 9 À Besxanp et Denze, parfait payement de 11854 18° 9° pour idem au pare de Boulogne. . .. 5854 18° 9° À Tuierry, parfait payement de 7310 pour les routles du bois de Champ-Garnier........... 1810t
À Ducuesxoy, marbrier, payement d’un attique qu'il a fait au Cabinet du Roy à Versailles. ....... g11# 11° À Bricarp, maçon, parfait payement de la somme de 752911 pour les ouvrages qu'il a faits aux Graissetz en DO DAS NT AR EN ATOM RIRES ER UT 182911 16 avril: à Nicouas Dezeurres, serrurier, parfait payement de 16101 9° 6° pour tous les ouvrages de serrurerie et gros fer qu'il a faits en 1681. 55o1t 9° 6° 19 avril : à la veuve Arzaix, plombier, parfait payement de 299530 2° 9° pour les ouvrages de plomberie et soudure qu’il a fournis à Versailles depuis 1672 jusquesiet compris: 26804554: usb D 194484 13° A Jean Marquer, autre plombier, parfait payement de 330564 15° pour idem depuis 1677 jusqu’en 1680. en De A D or dure da date pe LR bye 6056 15° 14 avril : à Viry, parfait payement de 325254 13° pour ouvrages de plomberie en 1681..... 9925 13° 16 avril : à Anroixe et Pierre BerGerow, entrepreneurs, parfait payement de 1082121 2° pour les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits au chasteau et dépendances de Versailles en 1679, 1680 et 1681. 4619h 9° 19 avril +: à la veuve Jaxson, parfait payement de 45444 15° q° pour les onvrages et réparations de vitrerie par elle faits au chasteau de Versailles et lieux en dépendans, en468%.: 45 id ea 3544 15° 74 À Rovzzter, serrurier, parfait payement de 9694 1 8° pour ouvrages par luy faits aux chasteaux de Saint- Germain et dépendances en 1681........ 1894 18° 22 avril : à luy, parfait payement de 14o7oft 9° pour idem à la grille du nouveau jardin pendant 1680 et OR oo ere din Par amet 2970 9° À Boupgr, autre serrurier, parfait payement de 83 1 4! 11° 6° pour ouvrages par luy faits idem... .... 14W 11° À La Rue, maçon, parfait payement de 26861 11° 3° pour ouvrages de maçonnerie idem. .... 70611 11° 3° À Auserr, charpentier, parfait payement de 9265 1° 9° pour ouvrages de charpenterie idem. . 3065 1° 9° À Carez, menuisier, parfait payement de 82661 16° pour ouvrages faits idem............... 20661 16° À la veuve Laver, parfait payement de 17909 4° 3° pour ouvrages de menuiserie faits idem... 5iogft 14° 3° À Le Roy, plombier, parfait payement de 3506 14°
4% pour ouvrages faits idem. .......... 12061 14° A À CuarRuEL, couvreur, parfait payement de 45654 1 0° pour ouvrages faits idem. .............. 13654 10° 23 avril : à Mercier, vitrier, parfait payement de 88554 1° pour ouvrages faits idem. ......-.. 2155K 1°
ak avril: à Poisson, peintre, parfait payement de h8644 54 pour ouvrages par luy faits. r.... 1864 5°
À Jouvener, sculpteur, parfait payement de 2639 7° 10) pour ouvrages par luy faits idem 3898 7° 10°
À Marcnann, payeur, parfait payement de 1o44oû hg4hot 16° 6° oh avril: à MarcmaxD, serrurier, parfait payement de hoogtt 10° à Tarerry et Lecenpre, jardiniers, parfait
16° 6? pour ouvrages faits idem
2h7og!t 10° pour ouvrages faits idem 25 avril:
payement de 1270 8° pour labours faits aux plants des advenues de Clagny et Glatigny A Houvoix et Cozzior, autres, parfait payement de
270 8° 159061! »° 11° pour idem 7h06 2° 11° A Tnierry et Le Genpre, parfait payement de 53174 3° 9° pour idem 1517h 3° 9° A Lerssvre et Le Roux, parfait payement de 10631 2° 6° pour idem aux plaines de Trappes et Saclay. 4638 ° o7 avril: à Hurec, parfait payement de 2401 13° 4° à quoy monte la fouille et transport de terre qu'il a faits dans l'allée au bout de l’aqueduc de la décharge du canal de Versanies. Hi LE LU LUN IQ 11014 13° 4 30 avril: aus’ Le Breton, parfait payement de ‘29572 pour tuyaux de fer par luy fournis, non compris 3000 retenus pour Ja garantie d’iceux pendant un an. 2484 h may: à Cranues Denors, jardinier, parfait payement de 6oott pour avoir planté de buys les deux nouveaux parterres prez l’orangerie de Versailles. ... 3oott A Turerry et Le Genre, autres, parfait Janet de hy8ot 19° 3° pour les labours faits aux petits plans de 2380 19° 3°
à Cnanzes Nicoras, dit La Viexe, parfait
bois du parc de Boulogne en 1681
10 may :
payement de 68got pour fouilles et transports de terre au nouveau polager idem. ... . 1290 13 may: à Boupgr, serrurier, parfait payement de 30571 15° 5° pour ouvrages de serrurerie et fournitures faites au chasteau de Versailles et dépendances en 1680 et 1681 11 ait amp
À Ja veuve Le Marre, fondeur, parfait payement de 153olf 18° pour trente pailliez et douze soupapes qu’elle 53olt 18°
à Masson et Bonnissanr, jardiniers, parfait
a fourmis, ,
17 may:
payement de 1115 1° 3° pour le labour de deux cent trente-qualre arpens {rois quarts de pelits plans aux L158 4 s 34
la veuve Azzain, plombier, parfait paye-
environs de Versailles. . PER
18 may: à ment de 820254 3° 10° pour ouvrages qu’elle a faits et 128254 3° 101 à Mancuaxn, paveur, parfait payement de
fournis à Versailles en 1681 19 may:
129994 13° 9° pour les ouvrages par luy fournis idem en 2992h 13° 9°
28 may: à Vicweux, Le Cour el Mann, entrepre-
neurs, parfait payement de 844725 19° pour les ouvrages de maçonnerie de la grande escurie, y compris 12000 de gratification en considération de la précipitation et frais extraordinaires pour rendre les ouvrages faits et ca dans le Fee que Sa Majesté l'avoit or- 223494 9° 7°
2h may: à uit et Couxinor, parfait payement de 20754 13° pour fossez par eux faits pour la conservation des allées du parc en 1681. 1075h 13°
A Tarenry et Le Genpre, parfait payement de 2594 11° pour fossez fails aux advenues de Versailles et autres {ravaux.. . 1494 11°
À Cozutvor le jeune, parfait payement de 933# 6° 6° pour treillages autour de la Salle du bal... 4338 6° (y
À Duran et La Fonce, parfait payement de 1470 pour conroy à la fontaine des Sources 570
À Læe Cour, terrassier, parfait payement de 3236 11° 8% pour fouilles et transports de terre dans l'avenue en face du chasteau idem 11864 11° 6°
À Fovauxr, autre, parfait payement de 31744 5° 10°
donné.
pour idem.. . g7h 5° Fa A dde: ns, parfait payement de 29684 8° 16°
31 may: à Corzevaux, sculpteur, parfait payement ce 13000 pour ouvrages faits pour les quatre pavillons ce
pour idem. .
l'avant-cour idem À Denors et Onrenr, jardiniers, parfait payement ce 6874 pour 687 toises carrées de gazons à l'Isle Royale et autres endroits du petit parc. . 172870 À Boursauzr, parfait payement de 9958 16° g° pour fouilles et sans de terre au réservoir sous Roquancour......... dont BONES" A L’Erée, parfait has de 59651 15° li pour ouvrages de maçonnerie aux pompes de Versailles ot
À Howsauzr, pour peintures aux Graissetz idem. 10h
ailleurs en 1679, 1680 et1681.....
À Axeuier, peintre, parfait payement de 34oaf por eue par luy faits _. la Ur pièce d’en bas te
À P. Mesnann et Cuvizcers, marbriers, parfait pay:ment de 52294 pour deux croisées de la gramde gallere de Versailles. .
À La Fowraine et consors, pour ouvrages de maçornerie faits aux moulins de Satory, à la Charité et à la Geosle ER OL Qu
À la veuve Grocner, couvreur, pour ouvrages faitsà Fontainebleau en 1678, 1679 et 1680..... ago 15°
A Gascoin, ferblannier, parfait payement de 31418
RÉ Sd Se
pour 10/9 livres pesant de feuilles de chesne et de liais (lierre?) pour la Salle du bal et pour l'arbre du Marade. NE SMS TES nine 34 ‘.. 2747 À Huceuer, serrurier, pour ouvrages par luy fournis aux travaux de Roquancourt en 1679...,....... 98 h juin : à Léçerer, sculpteur, parfait payement de 460% pour ouvrages faits à la grande aile... .... 310 À Lecros, autre, parfait payement de ses ouvrages idem....... RP PR DDR EC QE RIRE TE À Corzevaux, autre, parfait payement de 520ï pour PREMa te. à 5 0e FRERE Bin a bi shts 4 sta not
AÉU ARUR LA SU RUE ES ARR ME M ANS RER REC TO
demi) ss til RUN RAA ARLES RU da 260 A Arcs, autre, parfait payement de 1320 pour Manet D AAC MEN RCE TER ENES te Dao A Cozzi6xon , parfait payement de 520 ..... 1201
À L’Espacxaxoez, parfait payement de 4aot.. 97ott À GirarDon, pour ses ouvrages idem. ....... h6ot À Le Coure, autre, parfait payement de ses ouvra- DOM AE sais à SUR CU ose Foot À Massou, parfait payement de ses ouvrages... AGott A GiranDoN, parfait payement de 365ott pour idem sur un des grands pied-estaux de l’avant-cour... 125oft A Ruow, autre, parfait payement de A5ott pour idem. Mortier LD Ve dbretie autos) ADO À Fancy, couvreur, parfait payement des ouvrages qu’il a faits en 1680 au bastiment entre les deux pavil- Jons dhChesnay sis ot ; 955 18° À Vaupry, plombier, parfait payement de 5229 15° pour ouvrages de plomberie faits idem... .. 12204 15° À Hasré, serrurier, parfait payement de 3795 14° 6° pour ouvrages faits idem. ....... a du LOGE À Vicnow, charpentier, parfait payement de 85104 9° 6° pour ouvrages faits de 1679 à 1681... 24108 2° 61 À Barccy, entrepreneur, parfait payement de 46881 12° 4° pour ouvrages de maçonnerie en divers endroits du chasteau de Clagny, de 1676 à 1681. 117814 19° 4 7 juin: à Le Roy, terrassier, parfait payement de 32194 pour ouvrages par luy faits à l’advenue en face du chateau ariesce ART ON TUE LES AIO À Girarnin, dit Le Bourevtexon, pour ouvrages de charpenterie faits au chasteau et au bassin des Sour- CDs didier DE D CU NN UT 1958K 9° À Auraxr et consors, jardiniers, parfait payement de 619! 16° pour bois fournis à la pièce des Sources. 41 at 16°
10 juin : à Gopiéxow, serrurier, parfait payement de
9713 15° 8° pour ouvrages faits à la Surintendance en 1688432. PREUVE RS TE 4813 15° À Azuen, marchand, pour 132034 livres de plomb d’Aingleterre, à 98 le milier, et 9893 livrés d’eslain, à 7at# le cent, fourni en 1679........ ..:. 20069 7° /A Rezé et Mano, terrassiers, pour quatre cent trentehuiit toises quarrées de glaise au bassin de la fontaine de ‘Trianon et ailleurs en 1679............. 1380 /À Carrier, sculpteur, pour quatre grandes bordures pouur les Travaux d’Hercule, du Gume !... 18191 10° /À Cousrax, menuisier, pour caisses par lui fournies pour l’orangerie des Tuilleries. . ....... ET ME E NON /À RecnarD, couvreur, parfait payement de 398ott 8° 10% pour ouvrages à la paroisse en 1681. 2180 8° 10° ZA Vicoureux, serrurier, parfait payement de 13664 1° pour les ferrures qu’il a faites aux pompes en 1681. 900 A Roussez, sculpteur, pour ouvrages faits à la cha- 603 10° /A Brunez, lerrassier, parfait payement de 22784 1° pour les fouilles et transports de terre au nouveau pota- RS nd ie Maur 378 1°
pellle du nouveau cimetière en 1680.......
A Den, terrassier, parfait payement de 837oît 17° 4° pour les fouilles et transports de terre faits à Rogomncourbes Linie si 5 Rp de 970 17° 4°
À Czequi, charpentier, parfait payement de 5895 17% pour ouvrages au Val-de-Grâce en 1681. 895 17°
À Marrerion, serrurier, parfait payement de A4 DON PDOUP NE A ANR A HOUR 344 18°
/À Huarr, menuisier, parfait payement de 957 10° DOME PR RE MS tree TOME
À Le San, autre, parfait payement de 1144 10° pour idem. ...... GRdieaoun RAM A RE 1094 10°
11 juin : à Friquer, peintre, pour ouvrages qu'il a 8291 15°
!À Hanuoue, marbrier, pour ouvrages faits idem. 74h
faitts au Val-de-Grace en 10681.........,.
A Rousseau, vitrier, pour ouvrages et réparations par luyy faits idem. ...,...... DANCE ue die AU EU /À Avery, paveur, pour ouvrages de pavé neuf faits dams la maison joignant l’église du Val-de-Grâce.. 55# 1 4 juin : à Manor, charpentier, pour un cent et demi de bois qu'il a employé aux escuries de la vennerie de Fomtainebleau, outre ce qui a esté compris en son toisé dessd. ouvrages dont il a receu le parfait payement. 5251
16 juin : à Tauriac, entrepreneur, parfait payement
! Ce sont probablement les cadres qu'on voit encore aux tabileaux du Gui, au Louvre.
de 21308 à quoy montent les neuf pied-estaux de pierre de liais pour les figures du Parterre d’eau... ... 730 À la veuve La Nour, parfait payement de 24at pour fumiers par «lle fournis et voiturez au Potager.. 154 À Cuvizzier, serrurier, pour ouvrages de serrurerie 6984 6° 84 A Caror, terrassier, parfait payement de 70781 12° 6° pour fouilles et transports de terres faits au Potager en 1680 el 1681 30784 12° 6° 21 juin : à Prenre Le Maire, fayancier, parfait paye-
faits en 1681 aux Maisons Royalles
ment de 217854 pour fournitures de vazes depuis 1670 jusques et compris 1679
À Jaoues Roserr et consors, parfait payement de
23264 19° 6° pour labours, essertages et autres ou-
vrages faits dans l'enceinte des palis de la forest de Fon-
à Guyar», terrassier, parfait payement de
tainebleau . .
22 juin :
36498 1° 4° pour fouilles et transports de terre devant 849h 1° 4°
À la veuve La Nowe, pour vingt-six toises cinq sixiè-
la Surintendance
mes de fumiers qu’elle a voiturez au Potager jusqu’au 11 May RER EL à!
À Mazière, sculpteur, parfait payement de 54of pour ouvrages au corps de garde françois en 1680 À Muzière et Bencerox, pour huit pied-estaux. pour
À Lucas, serrarier, pour ouvrages aux petites escuries
les figures de marbre du Parterre donne re
du Louvre en 1681 Rein 2107 RON A Dongay, pour ouvrages de maçonnerie faits à la L3a5K 0°
À Fraissexer et ne LoBELLE, pour ouvrages de menui-
Bastille dem. .. . ..
serie faits au chasteau de Vincennes 5574 À Cozzinor, jardinier, parfait payement de 3938 2° pour treillages d’eschalas à Trianon et ailleurs.. 938° 2° Au s° Mrrrouarp, parfait payement de 8000! pour cent trente-trois toises deux pieds de luiaux de douze
Au s° Desvaucoins, parfait payement de 2640of pour
pouces... sos. .
tuiaux de six et huit pouces pour le petit parc... 64oi Aux Le Muicre frères, terrassiers, parfait payement des recoupes par eux battues en 1682..... Ao1gf 1° À Anpné Le Maicre , parfait payement de 192468 1 0° 8* pour transports de terre et glaize au réservoir de l'Isle Royalle et ailleurs en 1680 et 1681.... 3946 10° 8° A Craure Le Maiere le jeune, parfait payement de 210894 19° 4° pour fouilles et transports de terre et sable 434 19° H° 23 juin : à Dezeusrres, serrurier, pour ouvrages pour le rétablissement de la grille de l'Orangerie. . 484K 19°
en divers endroits
PA
À pu Cons, menuisier, pour bois par luy fourni pour Look 15° À Massow, sculpteur, parfait payement de 1200 pour
rétablir les vaisseaux du canal
un groupe d’enfans pour la niche du grand escalier de Ja À Briquer, sculpteur, pour ouvrages de 1681 et 1682 à la chapelle des petites escuries de Versailles. 9644 10° 25 juin : à Houzeau et Raow, sculpteurs, parfait payement de 3439ït 16° 10° pour ouvrages de sculpture faits en divers appartemens de la grande aisle. 639#t 16° 104 À Mazeunwes, Le Hoxcre et Jouvener, autres, parfait payement de 12086 16° pour ouvrages par eux faits idem 6586 16° ah juin : à Lrenos et Massou, sculpteurs, parfait payement de 3486 pour ouvrages faits à l'appartement de Madame à la grande aisle 13864 25 juin : à GranEr, autre, parfait payement de 5465 10° pour ouvrages à l'appartement de M. le prince pe LA Rocne-sur-Yon..., À Van Ciève et Vanosrrar, autres, parfait payement de 3463 18° pour ouvrages à l'appartement de M. le 17634 18°
À Bummerre et Lespivcora, autres, parfait payement
prince et de M°* la princesse pe Conry.. ..
de 2366 pour idem à l'appartement de M. le prince pe VERMANDOIS FU ODON
À Macnière et Le Cours, autres, parfait payement de L110t 15° pour ouvrages faits à l’estage principal de la grande aile
À Tusx, Corzevaux, Carrienx, Prou et Lécerer, parfait payement de 11229! 10° pour ouvrages faits, ant en stuc et pierre qu’en platre, à l'escalier et salon d’en hault de la grande aïle
Au s° Pauzi, maïstre de forges, parfait payement de 102634 19° 6° pour cent vingt-deux corps de pompe de six pieds de longueur et vingt-trois palliers pour la ma- 32634 19° 6° à Mazeue, sculpteur, pour ouvrages faits au chasteau de Versailles du costé de la Grotte... 25oft
chine de la rivière de Seyne
26 juin :
À Jouvexer, autre, pour ouvrages faits à déposer ct reposer les deux fontaines de l’avant-cour et autres menus 3484 15°
À La Banonnière le père, doreur, parfait payement de
ouvrages
1930 13° 9° pour ouvrages de dorure par luy faits au 3304 13°0°
A La Vieux, dit Tourouzax, serrurier, parfait paye-
grand escalier de la Reyne
ment de 601 10° pour ouvrages faits en divers endroits
À Evwon», dit Czasses, menuisier, parfait payement
de 535ott 17° pour ouvrages par luy faits en l’année dernière 1681. .1. 44 ns os 16508 17° 1° juillet : à Carriert, sculpteur, pour ouvrages à une ballustrade en boïs pour les appartemens du Roy à Versalles 44e MA EE On Ur à Ghaott À Jean Haniour, parfait payement de 127754 3° 9° pour ouvrages de maçonnerie qu’il a faits à la pépinière du Roulleen:20m9 et 1684 5.445 2e CU 571 À Gourpox et Rossiexoz, parfait payement de 12517# 13° 5° pour ouvrages de maçonnerie par eux faits au petit réservoir hors le petit parc de Versailles. ... 921r7t A la veuve Azzain, plombier, parfait payement de 112208 10° 9° pour ouvrages de plomberie à Clagmy depuis 1675 jusques et compris 1680.. 19408 10° @° À Samwr- Denis, entrepreneur, parfait payement dle 14977 10° 9° pour ouvrages de maçonnerie faits aux Gobelins et au Louvre depuis 1677 jusques et compr'is 1684...) ou Ie Ne .. 3977 10° oŸ À Duvaz, couvreur, pour treize années de l'entretien des couvertures des Gobelins. ............. . 1300 À luy, pour idem au chasteau de Monceaux de la dernière demie année 1680 et 1681 entière. ... 75œt À luy, pour idem au chasteau de Vincennes pour Ile deuxième et troisième quartier 1679, dernière demie année 1680 et année 1681, à 1400 par an.. 2800 À luy, payement d'ouvrages extraordinaires faits awux Gobelins et Vincennes depuis et compris 1668 jusques «t compris 1681..,,,,,.. rise done der SOON FAT 9 juillet : à Masseuix, chaudronnier, pour ouvrages de cuivre qu’il a fournis au chasteau et dans le parc dle Versailles. ....... RS LT LRU 120965 À Houzeau, pour ouvrages de sculpture aux modelles des torchères et vazes de la Salle du bal en 1681. 5ooitt À luy, pour le modèle du balcon de la petite cour diu chasteau EE ARTS NUE 10oÿf Au s° Le Danois, pour voiture du Havre-de-Grace à Rouen de caisses de marbre et terre de porcelaine chargées à Civita-Vechia. .......... s Panne be 128at À Jeax-Bapnisre »’Asre, le Romain, peintre, pour som payement d'ouvrages par luy faits en divers endroits dtu chasteau de Versailles ii), La au et 1gottt 12 juillet : au s° LoucæanD, pour supplément des voi-tures de pavé qu’il a faits de divers endroits à l’avant:cour de Versailles en 1680..... ARTE “2... Soolit À la veuve Sowmer et Porrou, son gendre, ébénistes:, parfait payement de 1274 pour six panneaux de parquet d’ébène et de marqueterie pour le Roy. ...... . 67h
Au s° Jaquier, parfait payement de 840864 13° 105
pour transport de bonnes et méchantes terres au Mail et au nouveau potager. ..............,.. 864 13° 10° À Boy, serrurier, pour la ferrure de quarante caisses pour les jardins des Tuilleries.. ........., 565 19° À Gicuer, plombier, pour ouvrages faits au Val-de- Grâce en 1681........ SR AÈUS DEAR UN 30ok 1 4 juillet : à Deco, parfait payement de 10000 pour les quatre portes de fer du bas du grand escalier de la Reyne, au chasteau de Versailles. ....... 2900f À luy et Lucuer, serruriers, parfait payement de 101403 5° pour les grilles de fer des clostures de la cour, des deux petites cours et des deux dessentes du chasteau, de la grande et de la petite escurie, et de la porte de la chapelle dud. chasteau........ 111034 5° Au s° Vivant et Houasse , peintres, parfait payement de 3850 pour quatre grands tableaux de l'escalier de la Li 0 CAMORPONPREET"S Di ASS DIE Pie ctn dé e LR g à 3250 À Dessarnins, Le Howere, Jouvener et autres sculpteurs, pour ouvrages au modèle de cire de la gallerie du chasteau de Clagny.............. di done OR À Jouvener et Mazeuie, parfait payement de 18994 6° 9° pour ouvrages faits en l'appartement de M°*° »£ MainTenon. ...... POS na ddr DONNE À Jouvener seul, pour ouvrages faits au chasteau à redresser 168 C0mbIes, : 22010 Mes 150!
À luy, pour idem au bastiment de Clagny en 1675, 1676 et 1677, en cinq mémoires... ...... #4 LABO À Muière, sculpteur, pour une figure de pierre de la Cosmografie, grande aisle du chateau, idem, parfait PONCeRE MO DOTE a ER di, 1 150 À Guyarr, terrassier, pour réparation des chemins de la Boulie et de l’'Hostel-Dieu de Velizy jusqu’au bas du Paré-aut Cerises ue ae TOUT 7 OP 19 juillet : à Barry et L’Espée, parfait payement de 120104 14°3° pour ouvrages de maçonnerie à la grande pièce d’eau en 1679, 1680 et 1681.... 75o4t 14° 3° À L’Esrée, parfail payement de 150894 13° pour ouvrages de maçonnerie faits tant aux escuries des pompes et logement du portier d’icelles qu’à la couverture des regards et autres de l’aqueduc de Saint-Cir en 1680, DODE ROGD Lie Lt dans, 23874 13° À Au Lance et La Pensée, parfait payement de 105911 10° pour ouvrages de maçonnerie pour fermer le parterre à fleurs de l’orangerie du parc... 46g1t 10° À pu Cors, menuisier, parfait payement de 12992 14° 1° pour ouvrages de menuiserie faits en divers endroits du chasteau, à la petite escurie et à la chapelle de De MOVE Na doit, 32928 14° 1°
A Bune, terrassier, parfait payement de 1747 5° pour fouilles et transports de terre au cheny... 8474 5° À Haurrewrs, autre, pour idem de 466 11° à la teste de l'Isle Royalle 266K 11° À Masseu, chaudronnier, parfait payement de quatre-vingl-un vazes de cuivre rouge pesant 2500 livres, 20 juillet : à Girarpox, Recnaupin, Gasparn et Bar-
vallant, à raison de 3% la livre... .
razarp Mansy, sculpteurs, parfait payement de 417001 pour ouvrages faits en la gallerie d’Apollon, au Louvre, ez années 1663 et 1664 ets 038008
29 juillet : à Dupuis et La Rivière, parfait payement de 5952% 2° 6° pour ouvrages qu’ils ont faits aux rigolles de Saclay . 10598 9° 6°
À Le Jeuneux et Lerranc, parfait payement de 9350 1639 19° 1°
A Cosuror, serrurier, parfait payement de 1600 pour
12° 1° pour ouvrages fails idem
deux portes de fer à la Salle des comédies, chasteau de
A Hasré, autre, parfait payement de 1600 pour deux portes idem.......
A Dusois, autre, parfait payement de 1600! pour idem .. 8oott
A Le Roy, terrassier, parfait payement de 5879 1° pour ouvrages faits à la grande rigolle de la plaine de Voisin et autres . 927 19°
23 juillet : à Ocrer, autre, parfait payement de 11359 8° 7° pour ouvrages au petit estang derrière 659 3° 7°
2h juillet: à Dessarpins et Le Hoxcre, sculpteurs,
Montigny et autres
payement d'ouvrages en plastre faits en 1676 au grand modèle de Clagny go!
25 juillet: à Ginarpon, autre, parfait payement de 1500 pour ouvrages faits à l'Isle Royaile ...... 5ooft
À Borceau et Durowr, terrassiers, parfait payement de 4510 9° pour ouvrages à la grande rigolle de la playne 86otl 9° À Misson et Dergais, parfait payement de 7706 3° 4°
de Voisins
pour ouvrages de pavé de marbre faits à la chapelle du 27061 3° 4° À eux, parfait payement de 6336 13° h% pour pavé
chasteau
de marbre au salon à costé de lad. chapelle. 5136K 13° l*
À eux, parfait payement de 5626 11° pour pavé idem à l’escalier de la Reyne 2226 11° A Missow, pour chambranles et attiques des chemi-
11864 3° 29 juillet: à Honoré Durz, pour ouvrages par luy
nées en divers appartemens du chasteau.....
faits en ciment à l'Arc de triomphe et autres endroits du
petit parc 13731 10°
A Bouvenor, terrassier, parfait payement de 13816 pour fouilles et transports de terre à l’estang du Pré- Clos RL LCL RENE RUES
30 juillet : à Guinox, autre, parfait payement de ho37t.13°4® pour idem au Trou-Salay! et estang de
À La Banonxière père, doreur, pour ouvrages faits à la chapelle de la Reyne et à la parroïisse en 1681 et
1% aoust : à Louis Rane, cordier, pour cordages pour
À Denis, fontainier, parfait payement de 2710 pour soudure extraordinaire fait à l'allée d’Apollon dans le petit
les moulins de Versailles et ailleurs
5 aoust : à Bercerar, menuisier, parfait payement de L550of pour ‘ouvrages faits en divers endroits de Versailles, Louvre et Vincennes depuis 1660 jusques et compris 1665
A La Ponie et Le Pace, doreurs, parfait payement de 13371 4°
Aud. La Porte, pour ouvrages faits à la chambre des bains 1155H 19° 1°
À Lixe, marbrier, parfait payement de 1529 pour ouvrages en divers endroits de la grande aisle.... 629t
30371 4° pour dorures en divers endroits. .…
A luy, parfait payement de 132684 17° 2° pour pavé de marbre en divers endroits idem ho68h 17° 2°
À luy, parfait payement de 2544 pour ouvrages en divers endroits du petit parc 16448
À Bourcauzr, peintre, parfait payement de 1458h 7° 9° pour ouvrages du petit parc....,...... 958K 7° 0°
À Varzeran , serrurier, parfait payement de 689 pour ouvrages faits au chasteau et dépendances
À Tessier, menuisier, pour ouvrages au chasteau, appartement de M. le duc »’Aumonr
À Dezauziens, peintre, parfait payement de 634ot 17° 3° pour ouvrages de dorure à la nouvelle chapelle du chasteau 10404 17° 3°
À Descnapezzes, parfait payement de 5302 2° pour transport de terre au parterre de l'Orangerie. . 1094 2°
À Lucusr, pour deux portes de fer pour les deux arcades de la nouvelle chapelle. .
À La Banonnière le fils, parfait payement de 2303 9° pour ouvrages de dorure en divers endroits du chas-
1 2 aoust : à la veuve »’Axczegerr, Berçcerar et Dionis,
menuisiers, parfait payement de 115934 17° 6° pour
1 C'est-à-dire le Trou-Sallé, nommé plus loin.
ouvrages faits à Saint-Germain et Versailles en 1663. St ps ne datent 6
À lad. veuve, parfait payement de 48868# 1° pour ouvrages faits en divers endroits des Maisons Royalles
jugqu'en: 26864 dope aires troie à 518 1° 13 aoust : à TouLouzain, serrurier, parfait payement de 1305 pour ouvrages faits au chasteau ..... 1305tt À Ver, menuisier, parfait payement de 10064 8° pour ouvrages fails idem. ................ Go6t 8° À Le Cowre, sculpteur, parfait payement de 4754 pour ouvrages faits à un balcon idem. ..........,.. 270
À Marie et Bepan, serruriers, parfait payement de 22704 8° pour la grille de fer servant à clore la chapelle du chasteau....... ae dat us 1270 8°
16 aoust : à Courrois, cordier, pour cordages qu'il a fournis pour les vaisseaux du canal. ........ 15011 3°
À la veuve Poussin, fondeur, pour deux robinets de cuivre fournis pour la deuxième conduite es eaux des Graissetz.. tes dois À RE SR RES 1462
À Bré, espinglier, pour ouvrages de fil de laton par luy fournis au chasteau. ....., A NE CE 250 18°
À Gauray, menuisier, parfait payement de 1066 5° pour ouvrages aux escuries des gardes du corps à Ver-
sion ire ae db ii tip dE 366# 5° À La Cosrz, pour réparations à la vieille conduite du Ghesnagdlem.., ii le AA 188
À Boursauzr, terrassier, parfait payement de 3448h 10° 10° pour transports de terre au réservoir de Roquancourt et gazons du fond............ 1748# 10° 10°
Aux Le Macs frères , terrassiers, pour recoupes qu'ils ont battues dans le petit parc......... . 189bh 4° 1°
À Cazor, terrassier, pour gazons au glacis du bout de la grande pièce d’eau... PE NEC 3014 6° 8°
À Le Cosur, terrassier, pour terres transportées au long de l’aisle de l’avant-cour....,.....,..... ot
Au s° Fossier, pour la dépense faite pour mener dix caisses, venues de Rome, de Marly à Versailles. -739tt 5°
18 aoust: à Bricar», entrepreneur, parfait payement de 859of 18° 6° pour le mur de chaussée de l’estang de ROMANE A as ou sduie 2390 18° 6{
À La Banonnière le père, doreur, parfait payement de 3995 6° pour ouvrages faits dans le grand sallon du Roy au chasteau de Versailles... ..... Te 13951 6°
À Mancuaxp, paveur, payement des ouvrages de pavé qu'il a faits aux rigolles de Bechevet et Busanval en ROBLN EE TOR Een see uret o: BST 12 27
20 aoust : à Fonrexay, peintre, parfait payement de 1000 pour ouvrages de tableaux de fleurs pour la grande aïsle....,..,.. MES ner “ire due 060
À Mani, sculpleur, parfait payement de 7004 pour deux trophées idem... .. issues FÉNA TAAAMES 1008 À Vaxciève et Vanopsraz, parfait payement de 10001 pour sculpture à deux balcons de la cour du chasteau. Goott À Pineau, pour sculpture aux attiques de la grande PE EN PR POUPEE PAT ET PRE RENE EEE 2104
11,12 PRO RCE ER dd RE NS PEN Gal de 16ott À Gougr et François, autres, parfait payement de 960t pour ouvrages de sculpture aux attiques. ....... 160 À Paris, autre, parfait payement de 330% pour idem. A EU et Not dE eg SH UNS 230 À Baprisre, peintre fleuriste, parfait payement de 2865 pour ouvrages faits aux appartemens de Monseigneur et de Madame la Dauphine. ......... 7658 À Le Hoxere, sculpteur, parfait payement de 450ot pour une figure et deux masques idem........ 190 À Samson, autre, parfait payement de 210 pour ouvrages faits à la grande aisle............... 110 21 aoust: à Corzevox, sculpteur, parfait payement de 6300! pour trois bustes de marbre dont deux du Roy et Fautre,deMonselpneun, :. . ina 2 3800 À Misson et Dergais, marbriers, parfait payement de 9396 6° 8° pour ouvrages de marbre à l'escalier de la US CON PARA A PEAR FRERES NOT EtR 48564 6° 8° 22 aoust : à ReenauDin, sculpteur, parfait payement de 55011 18° pour ouvrages faits tant à Fontainebleau qu’à Versailles, depuis 1664 jusqu’à présent. 486 18° À Baprisre, Coizevox, Prou, Carriert et Lécerer, parfait payement de 18:16# pour ouvrages de stuc et
À Carrienr, Lespagnannez et Lécergr, autres, parfait payement de 4656 pour les rozes de plomb et estain qu'ils ont fait à la grande gallerie. ........... 8564
À luy, parfait payement de 13032ft pour ouvrages tant en bois qu’en pierre à la grande aile. ..... 732
À luy, parfait payement de 13520 pour les chapitaux, pilastres et colonnes de métail de la grande galle- LT D ER AO OP NA RAS AE AUS) LA RQ EE de 24208
23 aoust: à Le Roy, terrassier, parfait payement de 2208# 5° pour quatre mille quatre cent seize toises et demie courantes sur deux toises de large de routtes dans le bois de la garenne de Sèvre, à 10° la toise. 108h 5°
28 aoust: à Carec, menuisier, parfait payement de 37234 14° 4? à quoy montent les ouvrages de l’appartement de M°° pe Mainrenon et autres endroits du chasten der Vorsdillés 2,5, 40 HR 23234 14° 41
À Parzuer, peintre, parfait payement de 1163ott pour
ouvrages de peinture au platfonds de la salle des gardes de la Reyne et à l'appartement des bains
À Doncor, serrurier, pour divers ouvrages par luy 1138 14° 30 aoust : à River, menuisier, et Muinepzep, son
faits au chasieau de Versailles
associé, parfait payement de 26816 19° 6* pour ouvrages el réparations de menuiserie à la chapelle et au chasteau de Versailles en 1681 et 1682.. 6164 19° 6°
22 aoust : à Hover, terrassier, parfait payement de 20354 1° pour ouvrages de terrasse par luy faits au réservoir du Buc
er
1% septembre : à Guccr, payement d'ouvrages de dorure aux moulures des glaces du cabinet de M”° la princesse pe ConTy 757 5°
A Lucas et Vazueraw, serruriers, parfait payement de 15598 18° 8° pour ouvrages de serrurerie faits aux
3 septembre : à Gauray, menuisier, parfait payement
rampes des escaliers de la grande aile. . . ..
de 16384 pour ouvrages faits au logement des Pères de 10384 o° 11°
À Mazærnre et Houzeau, sculpteurs, parfait payement
la Mission
de 32/0 pour ouvrages de sculpture de marbre aux bancs de l'Arc de triomphe
À Berrare, rocailleur, parfait payement de 2625 pour la rocaille des goulettes de la fontaine des Sources dans le pelit pare de Versailles
A luy, parfait payement de 24oof pour travaux de rocaille à la Salle du bal 7ooù
À Lusrivouze, vitrier, parfait payement de 13351 4° h354 4°
h septembre : à VazLeran, serrurier, parfait payement de 18864 6 pour ouvrages de serrurerie par luy faits à
pour ouvrages faits à la grande ane: te
la grande aisle.....
À Nicouze, terrassier, parfait payement de 687ott 3° 6° pour les terres de salpestre qui ont eslé voiturées par led. Nicosx pour former le Mail de Versailles. 1270! 3° 6°
À Monrar, autre, parfait payement de 5008 15° 1° 1708 15° 1° À Voisin, terrassier, parfait payement de 12070" pour
pour pareilles terres de salpestre idem. . .
fouilles et transports de terre à l’estang du Trou-Sallé RTE UE COTE Me aie Ed eie 2 D Nue le boot
6 septembre : à Loisrrow, lerrassier, parfait payement de 5860 10° pour les glaizes employées entre les murs de la grande pièce d’eau prez le Potager . 1060 10°
A La Foxraine et consors, parfait payement de 12003 7° 6* pour ouvrages de maçonnerie faits au Mail et aux 6403* 7° 6° 8 septembre : à Pierre et Nicozas Mesnan», parfait
murs de closture du parc
payement des ouvrages de marbre par eux faits au chas-
teau de Versailles depuis l’année 1669 jusques el com- 2369 3° 9 septembre : à Au Lance et La Pensée, pour quatre 1hhot À Le Czerc, charpentier, pour ouvrages et fournitures
pris 1680, montant à 116009 16° 4° piédestaux pour les figures du Parterre d’eau. .
aux moulins de Satory À Barnisre, sculpteur, parfait payement de A5of pour sa figure de pierre représentant Talie et deux mas-
A Fowrezze, sculpteur, parfait payement de 760 pour quatre vazes de pierre pour la grande aile et le rétablissement de la grille du parterre de PAmour
A Rico, marchand, pour soupapes, verges de vitres et arrouzoirs fournis au magazin des bastimens. . 770! 19°
19 septembre : à Prou, menuisier, pour ouvrages qu'il a faits à la salle attenant celle des gardes de la
A Cucci, fondeur, parfait payement de 10341# 15° pour ouvrages de cuivre doré par luy faits aux portes et haha 15°
A Dezeusmres, serrurier, parfait payement de 6o15ft
croisées des appartemens du chasteau
2° 6° pour les ouvrages de serrurerie et gros fer par luy faits à la grande aile 17154 s° 6° A Menu et Rexou, terrassiers, parfait payement de 16774 13° hŸ pour fouilles, transports et régallemens de 1774 13° 4° A Prou, menuisier, pour ouvrages faits en divers endroits de Versailles A luy, pour un grand chassis qui fait la séparation de
terres pour dresser le Mail...
la grande gallerie
21 septembre : à la veuve Le Marre, fondeur, payement d'un robinet d’un pied et de trois de deux pouces, le tout de cuivre
26 septembre : à Gare, pour son payement des ouvrages de menuiserie faits dans l’aisle de l’avant-cour du 31014 8° À Fonrvigzze, menuisier, pour son payement des ou-
chasteau du costé de l’Orangerie en 1681...
vrages qu'il a faits aux apparlemens de Mademoiselle et de M°° pe Marntenow.. . ..... :
A Gounvox et Rossienos, entrepreneurs; parfait payement de 23584 4° 7° pour ouvrages de maçonnerie aux magasins des démolitions de Versailles... . 14581 1° 7°
À Houzrau et. Raow, sculpteurs, parfait payement de 20954 15° pour ouvrages de sculpture par eux faits au bassin des Sources. . 59btt 15°
À Cuvier, marbrier, payement d'un attique de marbre par luy fait à l’appartement de Monseigneur le Dauphin à la grande aisle du chasteau . .... L89h 10°
27 septembre : aux nommez La Fontaine etSaurox,
entrepreneurs, parfait payement de 78010 19° 1° pour ouvrages de maçonnerie à la grande pièce d’eau en 1681 eb 16890. ds dede dat 040 en a k octobre : à Hasré, serrurier, parfait payement de 90041! 18° pour ouvrages de serrurerie faits pour la moitié de la elosture de l’avant-cour . ...... ...14o1t 18° À Carpaizrac, parfait payement de 5oof 5° pour les fouilles de terre. de labreuvoir des escuries des gardes düicémpsh PPT à RE AE RE EU 200 5° À Dezeusmes, serrurier, parfait payement de 1 2594 1 0° pour deux rampes d’escalier à la grande aisle. 3574 10° À Doncor, serrurier, parfait payement de 8374 16° 8 pourais er. 80544. Vis ep oies ans 5374 16° 8° 17-oclobre : à CuarRuez et Yvon, couvreurs, parfait payement de 3601 4K 4° 11° pour ouvrages de couverture faits aux chasteaux de Saint-Germain-en-Laye depuis 1665 jusqu’à la fin de 1672.......... set ra af 1% décembre : à Mazière, parfait payement de 8264 19° 7° pour ouvrages de maçonnerie faits en divers endroits, :... SU du Role sine hs 52644 19° 7° 12 décembre : à luy, parfait payement de 56054 7° 5° pour ouvrages faits aux augmentations et réparations du chenyigianné Aietapie AU tee a AACODETA D° 20 décembre : à Lsçros, sculpteur, parfait payement de 800! pour trophées de plomb et estain à la grande galleries au LÉ CRUE DO En rest ao of À Massou, autre, parfait payement de 800, pour 6, À MAR LA LNES | EX ENS QE 6 SC PRO NE .. 2008 À Fonrezces, autre, pour divers rétablissemens au chasteau et dans le petit pare.. ...:,.:.....%. 3834 À Le Cours, pour deux trophées de pierre au chas- LUN ON PAR En REA 0 se OUUr À LespixcorA, autre, pour une figure et trois masques de pierre pour la grande aile... .......... 45ot À Coizvox, autre, parfait payement de 8504 pour un grand trophée de métail à la grande gallerie... 55ott À luy, parfait payement de 700 pour un grand basrelief de mélail posé au-dessus de la porte du cabinet des Onois. etais, RATE FOR A RO OÙ 27 décembre : à Harpy, serrurier, pour ouvrages faits aux atliques du chasteau de Versailles vers l'appartement de la Reyne......... M 18708 4° 64 À Carrier et Lécerer, pour journées qu'ils ont employées à réparer la corniche et les trophées de stuc de la grande gallerie . ....... ets ol dite vel del 236 A: Rsexauin, autre sculpteur, parfait payement de 1395% pour {rois figures de pierre. et trois masques par luy faits à la grande aisle en 1681............ 7054
À Mazière, entrepreneur, pour payement des ouvrages de maçonnerie qu’il a faits à l’hostel de Roquelaure, à l'édifice pour le boulanger du Roy........ 147at 15°
A Anoné, sculpteur, parfait payement de 36ot pour une (are ii can He Déni UE « 6ot
3 janvier 1683 : à Boucagr, taillandier, payement de ferrures pour les moulins de Satory. ..... 1430 2° 0°
Au s° Le Breton, pour reste et entier payement des tuiaux de fer qu’il a livrez en 1681.......... 3000
À Yvox, couvreur, parfait payement de. 13594 19° 4* pour ouvrages qu’il a faits à l’hostel de Vermandois, à Versailles. 2. PPT TRES PRES AS PARENT 757% 19° 4°
À Cornu , sculpteur, parfait payement de 7004 pour deux figures de pierre qu'il a faites à la grande aile. .. 200!
À Juuin, payement de planches de batteau et autres bois qu’il a livrez en 1682..:.,..,.:,... 2157 1°
À Mercier, vitrier, payement des ouvrages de vitrerie par luy faits à Versailles... hui cure 15ott
À Girarpon, sculpteur, pour bustes et restaurations de dix-sept testes de bronze et marbre portées aux ma- SABRE à à era Ron use A ER LORS PTT 2400
À luy’, parfait payement de 96604 pour ouvrages de sculpture qu'il a faits à Versailles depuis 1678 jusqu’en LAS PRE MR A EAN NE RER RP AREA TES (2060oft)
20 janvier 1683 : à Varin et Moouor, maçons, parfait payement de 166# pour ouvrages qu’ils ont faits en 1682 au chasteau de Chambord............... 664
À Cuisinier, autre, parfait payement de 210ott pour ROME NU a AR URL ele MAO ÉTNRUNAIE 1871
À Rasy, charpentier, parfait payement de 709 pour CU Rte Sad PC RE RUE SEULS 22 NE LENS cote 289t
À Aumousr, autre, parfait payement de 324 pour UE En PR AR EUR LT ED PR d'au
À Tanwevor et Maucé, menuisiers, parfait payement
de 1176N pour ouvrages idem ............... 3264 À Bowxer, autre, parfait payement de 868# pour idem. PTE RAR ERA EX RNA se ed eee dd note AS MON À Couransso et Le Roy, autres, parfait payement de leuss duvphties 14h 0 ru Mie 25H À Guvizzier, serrurier, parfait payement de 398# pour nr OEM ES CRE CEE dsl ie Ne Me Le 198 À Bausouax, autre, parfait payement de 1794 idem... N'ROSES bruns and pie seine 4 dites HDI
À Marouan et Marçerie, vitriers, parfait payement de #96 pour idem, 4 ie des 181
* En marge se trouve cette mention : wule, répétée en regard de plusieurs autres articles que nous avons supprimés.
À Duran, gone parfait payement de 83H pour
À Ounixé, parfait palenen de 115 pour paillas- Gi
À Auriousr, maçon, parfait payement de 15201 pour ouvrages de maçonnerie faits en 1682 au chasteau de
À Rav, charpentier, parfait payement de 366 pour
A Tanwevor et Maucé, menuisiers, parfait payement de 2334 pour ouvrages faits idem... ...,...... 1334
A Boxer, autre, parfait payement de 253K pour
A Dusois et Sizuow, autres, parfait payement de 55 pour ouvrages faits idem
A Bevoisr, autre, parfait payement de 711! pour idem.
À CuanreLour, menuisier, pour idem
A Vieuce, autre, parfait payement de 1/7, pour idem.
: Lies om
À Couransson el Le Roy, autres, parfait payement de 2h74 pour ouvrages idem........ AU
À Cuvinuier, serrurier, parfait payement de 5a3t pour idem
A Cormier, autre, parfait payement de 186% pour
A LarsazesrrieR, parfait payement de 193, pour serrurerie idem . 113h A PH ae AI de 149 pour idem. 89
A Prousr, vitrier, parfait payement de 247 pour (dome VE pen 147 À Poussier, autre, parfait payement de 1714 pour
À Lenoux, autre, RARE payement de 270 pour idem 170 À Trinquarr, autre, parfait payement de 342 pour
À Duran, peintre, pour ouvrages faits idem... 5ot
À Le Prince, paveur, parfait payement de 974 pour
A Bonxer, menuisier, pour ouvrages . ..
A Lucusr, serrurier, parfait payement de 1169 6° pour divers ouvrages et ferrures de chassis faits au chasteau de Versailles
À Houzgau et Mazeue, sculpteurs, parfait payement de 7949# 10° pour ouvrages de sculpture faits en 1681 pour la cascade de la chaussée de l’Isle Royalle. 274ait 10°
À Dezeusrres, serrurier, parfait payement de 859ft 1 0°
pour ouvrages faits au Cabinet des curiositez en 1682. FAP 659 10°
À CaïLer, Eentlois pour ouvrages qu’il a faits à l'hostel de Vermandois, à Versailles, idem. 1184 4° 64 23 janvier 1683 : à Brior, miroitier, parfait payement de 11924 15°, pour frais et journées qu’il a employées à nettoyer et réparer toutes les glaces du chasteau de Versaïlles en 1681 et 1682...,.,...,..,,,,.. Ggaït 45° A Dezeusrres, serrurier, pour payement des ouvrages qu'il a faits au chasteau de Trianon en 1682. 206 17° 6° À Féuix Girarnin, dit Boureuienow, charpentier, pour ouvrages de charpenterie par luy faits aux pontons du canal de Versailles en 1682, montant à la somme de 286ott 11° 8*,. 2369 11° 84 27 janvier 1683 : à Beun, serrurier, parfait payement de 4ooo pour la croix de fer de la chapelle... 370oft À Misson, marbrier, pour son remboursement des journées d'ouvriers qu'il a employés à réparer les marbres du chasteau de Fontainebleau en 1682.. 114 5° À luy et Denvais, pour idem au chasteau de Versailles
A la veuve Gascoin, ferblanier, parfait payement de 19974 pour ouvrages de cuivre par elle faits au chasteau de Versailles... ut 15974 6°
A Le Howers, peintre, parfait payement de 644 5° 4° pour ouvrages de peinture qu’il a faits au Mail. 344 5° 4°
À Bouneavzr, autre, parfait payement de 664# 6° 3° pour ouvrages faits idem... .. 3644 6° 3°
À Duraux et Micueux, doreurs, pour payement de la dorure et peinture en blanc qu'ils ont faites à la chaire du prédicateur E 4354 17° 9°
À La Vieux, dit TouLouzain, pour ouvrages de serrurerie qu'il a faits en divers endroits du chasteau en 1068 %: 921# 15
À L'Esvée, parfait payement de 5250 7° 11° pour ouvrages de maçonnerie faits au logement des fontainiers et autres endroits dépendant du chasteau de Versailles en
RENE 8150of 7° 11°
A Norrer, un: pacendnt de divers ouvrages de cuivre qu'il a fourni 1823H 5°
A Tavennien, serrurier, parfait payement de 6003k 8° 3° pour ouvrages de serrurerie qu’il a faits en divers endroits du chasteau en 1681 et 1682 21034 8° 3°
Au s Courow, parfait payement de 246361! 10° pour tuyaux de fer de fonte pour les conduittes des fontaines, outre 51154 13° 4 ordonnez le 25 janvier 1682, 2000f qui avaient esté retenus pour la garantie ...... 20008 À Mazeune et Jouvener, sculpteurs, parfait payement
de 20000! pour ouvrages de sculpture faits au chasteau de Versailles en 1681 et 1682...... PER TU 7800oft
À Au Lance et La Pensée, parfait payement de 1067of pour ouvrages de maçonnerie faits par eux à la fontaine des Sources en:168a.. 4 au dia st 3970!
À Casse, menuisier, parfait payement de 51044 9° 9° pour ouvrages faits au chasteau de Versailles et lieux en dépendans, en 1682............... .. 2804 9° 9°
A Hanvene, marbrier, parfait payement de 29881 7° 1° pour ouvrages de marbrerie qu'il a faits depuis 1672 jusques et compris 1682.......... 10814 7° 1°
À Briquer, Pineau et Paccv, sculpteurs, parfait payement de 23354 10° 4° pour ouvrages faits en l’appartement de Monseigneur le Duc et en celuy de M. le marquis DE: SHIGNEBATIE dd 0 APE E 10354 10° 4°
À Missox et Dersais, marbriers, parfait payement de 3593 pour ouvrages de pavé de marbre faits au sallon du principal appartement de la grande aile... 1893K 1°
A La Porre, doreur, pour ouvrages faits au Roule et au jardin du Roy si. VIS HE ste à. are ago
Somme de ce chapitre. .., 8918734 9° 2°
Pour les gages des jardiniers, fontaimers, meusniers, rocailleur, fondeur et autres dépenses ordinaires. 80000
8 mars-25 avril: à Baurazar D'AMBREINE, jardinier flamand, pour quatre mois de ses gages, et 200 pour s’en retourner en son pays (2 p.)....,....... Loott 24 may-18 juillet : à Dunauez, préposé à la conduite des ouvriers qui travaillent au Mail, pour trois mois de serpages (8 D} pu A US VEN ont oi arot 31 may 1682-31 janvier 1683 : à Henry Dupuis’, jardinier, ayant l’entretenement des allées du petit parc (ÉD) US NS share. ipht VA Ltft 120008 À luy, ayant celuy de l Dandis (F6 ARE Looot À Iuy, ayant celuy du pourtour du canal (4 p.). 24ooft 31 may 1682-31 janvier 1683 : à Denis, fontainier, ayant celuy des fontaines (4 p.)........... .. 998of A luy, à cause de l’augmentation dud. entretenement CHARS SRE PR PR, Rat 3420t 6 septembre 1682-21 janvier 1683 : à luy, à cause de l'extraordinaire que S. M. luy accorde pour chaque Élr Ue VUdURr Cs OT dX RER RL LGott 25 juillet: à Le Boureux, pour six mois quinze jours de l’entretenement du jardin de Trianon.. 94798 3° 4° À luy, pour l’entretenement des fontaines pendant le
mésidenpée ne sauve] .... 2708 16° 8°
! On trouve quelquefois Dupuys.
25 juillet 1682-17 febvrier 1683 : à Berruier, rocailleur, ayant l’entretenement des rocailles des fontaines du petit parc, pour ses gages (3 p.)..... RARES 2/00
25 juillet 1682-3 janvier 1683 : à Le Mame, fondeur, ayant celuy des ouvrages de cuivre des conduites et: fobtaines (a phare 1425
‘ aoust 1682-24 janvier 1683 : aux cy-après nommez, ayant les entrelenemens des moulins qui eslèvent les eaux pour Versailles, pour leurs gages de l’année 1682,
Savoir :
À François Anroine, meunier des deux moulins de
Trianon (2 p.)..... OR EE TA OPERA LL À Anroine Aucer, pour celuy de renvoy de l’estang de Capo y CADRE DR NC ALERT 79h À la veuve Gauper, pour les deux moulins vieux de Clapny (a De)... PE RNA ne LU 1000 À la veuve Guizcaume Durré, pour le troisième moulin vieux de Clagny (2 p.)......... TES 5oott
2h janvier 1683 : aux quatre meusniers cy-dessus nommez, pour l’entretenement, des graisses et chevilles desd. moulins pendant l’année 1682 .......... h75f er
1% aoust 1682-24 janvier 1683 : à Jururen Levé, ayant l’entrelenement du premier moulin neuf (2 p.)..
PA CE M RS LS DE CS AE ee LE 800t À Esriexne Pivin, ayant celuy du deuxième moulin Fa DU NS PO A PR ie LD 800
2/1 janvier 1683 : à eux, pour les graisses et chevilles de L'anhéa nadia Se duré 2 200f
er
1® aoust 1682-24 janvier 1683 : à la veuve Louis Desmigns, ayant l’entretenement du premier moulin de DORE MP désire sn en ienreieen: 800!
A Louis Varxér, ayant celuy du deuxième (2 p.). 780 À la veuve Jacques Hégserr, ayant celuy du troisième Éd e aR ae VAMTAI Li ne 800 À Jacques Lecerc, ayant celuy du quatrième (2 p.). Noa à DÉS 0 de NA AA UNS ie 800ft A la veuve Hinque, ayant celuy du cinquième (2 p.). RO NE SN aan ÉPAMRS ME M ERNN Is Le Ausd. cinq meuniers, pour leur entretenement des graisses et chevilles pendant 1682............ 500 8 septembre 1682 -6 febvrier 1683 : à Jamin, commis pour recevoir et pezer les plombs et cuivre qui s'employent aux bastimens de Versailles, pour ses gages 1682 CAES ARENA RES ERP 1080h A Dauverene, commis pour pezer le fer qui s'employe aux bastimens, pour ses gages 1682 (2 p.).... 1080
À Desrouir, commis aux démolitions, pour ses gages ide (aip.) > sea ee asus uses Le dar 211000 13 septembre-29 novembre : à Ducmesxoy, marbrier, ayant celuy des marbres des appartemens et des jardins, pour ses gages jusqu’en octobre (2 p.)...... .. 1900! 17 septembre 1682-24 febvrier 1683 : à Vaurir, jardinier du potager de Versailles, pour ses gages de Yannée 1689 (Sphere au. h 3000 27 septembre -20 décembre : à Gozzinor, ayant l’inspection sur les ouvriers qui travaillent à Trianon, pour deux mois de gages échus le 22 novembre (2 p.). 180 3 janvier 1683 : à La Coste, ayant l’entretenement des tuyaux de fer de fonte. ...... roles 1h7ott 6 febvrier 1683 : à Poriver, ayant le soin de visiter et tenir en bon estat les moulins de Versailles, pour les six derniers mois de 1682.::4::1,.:4,4..:24 Goott 2h febvrier 1683 : à Le Jonczeur, ayant la conduite et recherche des eaux et fontaines de Versailles, pour ses appointemens de 1682.................... 2000 h avril 1683 : à Bazzv, peintre, ayant lentretenement des peintures des fontaynes du petit parc, pour ses gages à cause dud. entretenement pendant 1682.. 700
Somme de ce chapitre.. ....... 690651
Pour les appointemens des officiers et gages des matelots servans sur le canal de Versailles .. ...,..... 30000
22 juillet 1682-10 febvrier 1683 : aux capitaines, officiers et matelots des vaisseaux du canal de Versailles, pour leurs appointemens de l’année 1689, sçavoir :
Au s° Conso !, capitaine (2 p.)........ 1800 Au s° Coxsoun , lieutenant (2 p.)....... .. 1000 À Curisropuze Le Roux, maistre des vaisseaux (8 Rd DM M RS Ra ue tre bi Flore lee 8hot
À Micuez Beuze, contremaistre (2 p.)...... 6oot A Jaoues Le Cours, charpentier (2 p.)...... 8hof
À Nicocas Mansté, idem (2 p.)......... ... 8ho À Jaoues Fossé, calfateur (2 p.)...... in et ON À Jaques Douvizce, idem (2 p.).......... .. 8hot À Jean Caunow, charpentier (2 p.)..:::.... 8hott
Aux héritiers d’Anroie Bousanr, charpentier, pour quatre mois de ses gages, à raison de 7ot par mois. 2891 A Jean Bremanr, matelot (2 p.)........... 5hot À Micuez La Vienne, idem (2 p.).......... 5hoft
! Ce nom est écrit la seconde fois GonsoLIN, mais on a déjà vu par maint exemple que la véritable orthographe est Consozin.
À Jean Quiennec, idem (a p.)...,.,......, . 5hoît À Pisrne SALLé, idem (2 p.)..... ln cal srboft À Jean Mensenon ; idem (9 p.)...,.:....... 5hot À Gursraums Le Doux, idem (2 p.)........., 5hot A/Noëz, Cosre, dem (a ph: .,, a sions 5hott À Laurens Maszer, idem (2 p.)........... 5hoft À Louis GRoQUÉ, idem. ...,........ À aid Lacs 27 0h
À CmasriLLonné, idem, à raison de 20° par jour tom her dotiupiame Hdinude ven PPT NES PAT 360ot 22 juillet 1682-24 febvrier 1683 : aux quatre gondolliers vénitiens servans sur le canal, pour leurs gages, à raison de chacun 1200 par an (2 p.)...... L800f
Somme de ce chapitre. ........ 18470
Pour les ouvrages à achever au chasteau et jardin de CRAN Santa po RER ab 8 let 4 oo au LD on!
6 febvrier 1682-8 janvier 1683 : à Bourpon, apareilleur, sur ses ouvrages de maçonnerie, tant aux murs de terrasses qu'aux tablettes qu'il fait au pourtour du grand parterre et ailleurs (52 p.).......... 31450
6 febvrier 1682-3 janvier 1683 : à MaronanD, serrurier, sur ses ouvrages aud. bastiment de Clagny (aSipaa. dis it 6e MBA berne vb 1000
6 febvrier : à Barzuir, greflier de l'Escritoire , à compte de la vériffication des ouvrages de Glatigny...... 150
12 febyrier -15 may : à Jomarr, sur sesjournées d’avoir veu peser le fer et le plomb (3 p.)....... RTE RTL
12 febvrier-24 novembre: à Le Low», sur l'impression qu’il fait à la petite gallerie, aux murs et à la voulte de l'Orangerie (10 p.)....... He Re . b95h
19 febvrier-22 aoust : à Le Cours, greffier de V’'Escritoire, sur ses vérifications de toisés et mémoires Men Mode iii ich CR .. A5ot
28 febvrier-24 juillet : à Rospier, sur ses tranchées pour les tringles des tapisseries (2 p.)......... 110
29 aoust-7 novembre : à luy, sur les fouilles el Lerres qu'il. transporte (40 p.).4......44.1.%. 1160
28 febvrier - A octobre : à la veuve Caamprox, sur ses journées à pezer le fer et le plomb (2 p.)....... 110t
11 mars-27 décembre : à Gervais, serrurier, sur ses ouvrages (49 Diises 2h LR 4 dore met LE 2070
11 mars-3 may: à Pazus et Desrienier, sur leurs ourage Rip.) anse she rite omis tte stat a poil
2 4 octobre-20 décembre : à Desrienter, sculpteur en
bois, sur ses ouvrages (2 p.)..............+ 1708 20 mars 1682 -3 janvier 1683 : à Cousran, menuisier, sur ses ouvrages (9 p.)..... M IENIRA FRE, 1800 20 mars: à ...., pour avoir fourni vingt-neuf {hoises
et demie de natles tant à la chapelle qu’à la chambre des bains, pour conserver le marbre .......,... 63H 15° 28 mars-20 septembre : à Nivgr, menuisier, sur les changemens qu'il fait à la petite gallerie de Clagny (59 ne PAPASPISE AE RER ETS SON RER AA SAS RS: 30 mars: à Cueoun, Caarpewrier et Poirevin, charpentiers, sur les ouvrages qu’ils ont faits au chasteau détéignqié FLOU IREM EP PEU BSeoo 11 avril: à Tueveni, pour journées d'ouvriers. 6ott 17 avril 1682-8 janvier 1683 : à la veuve Jaouer, vitrière, sur ses ouvrages (11 p.)........... 15590f 25 avril-10 septembre : à La Porre, charpentier, sur les réparations des escuries (4 p.)............ gaatt 3 may-20 septembre : à La Croix, pour grosses de thoisez de charpenterie (2 p.)................ 551 12 juin : à Lenonere, sur l'impression qu'il fait sur la méiséeme, Loris CO M RO SL RE LE 60f 19 juin : à Le Marre, fondeur, pour une cloche pour la chapelle, pesant 22 livres, à 19° la livre... . 201 9° 19 juin-927 aoust : à Noër Leerais, vuidangeur, pour avoir vuidé et dégorgé les tuiaux des lieux d’aisance (a Be LE CR Are RL LITELE En DER Fr oait 22 aoust-10 septembre : à Le Roy, terrassier, sur les terres qu’il transporte pour former la teste de l’estang de CI (SE DS TA OS RAR ET A ER RO a 27 aoust-20 décembre : à Duvaz, couvreur, sur ses düvrages: CHA RER AE RER SR RE (LU 20 septembre 1682-53 janvier 1683 : à Davicxow, menuisier, sur ses ouvrages (3 p.)............ 390f 27 septembre -7 novembre : à Le Boureuiexow, charpentier, sur ses ouvrages (3 p.).............. 8oott 27 septembre-20 décembre : à Lixe, marbrier, sur ses ouvrages de la chapelle (a p.)............ 350 27 novembre : à Rapicgers, sur sa menuiserie. 1201 27 décembre : à Raow, sculpteur, sur les ouvrages que et RS dd die: bot
Somme dece chapitre. ...... 510514 {4°
Pour lentretenement des jardins de Clagny et de Gla- BMP NA CT a 0 di MIAls die ds disais 100007
29 aoust 1682-17 mars 1683 : à Ozuvier FLeurawr, jardinier, ayant l’entretenement du jardin et orangerie de Clagny, pour ses gages de 1682 (2 p.).... 10200
17 septembre 1682-24 febvrier 1683 : à Pauz ToucHARD, ayant l’entretenement des jardins potagers de Glatigny, pour ses gages de l’année (2 p.)..... 2450
Somme de ce chapitre. ....... 12650
ARC DE TRIOMPHE
22 febyrier-13 septembre: à Bapnisre Tusy, sculpleur, sur ses ouvrages à la fontayne de la France Triomphénientrepr)ves coul robes... 4140008
5 avril-6 septembre : à Le Gros et Massov, sur quatre petits guéridons qu’ils font pour mettre à costé des fontaynes de la Victoire et dela Gloire (5 p.).... 2500
12-927 avril: à Mazeune et Houzeau, sur les bancs de marbre qu’ils font pour led. Arc de triomphe (2 p.) dE AN ANA PAST Dur BE ao
31 may-6 décembre : à eux, sur les ouvrages de la fontayne de la Gloire (7 p.)................ 580oott
Somme de ce chapitre. ........ 15000
Pour les ouvrages et dépenses extraordinaires. 200000!
25 janvicr-292 mars : à Gascon, ferblannier, sur les ornemens qu’il fait pour mettre autour de la Girandolle de Vérsaillest (Up) su UE HEART MS P'Homott
may : à luy, sur les feuilles de chesne qu'il fait de cuivre pour l'arbre du Marais............... hoof
22 novembre : à la veuve Gaco, ferblannier, sur l'arbre du Maraisans ei SIMS TS: ROoN
13 febvrier : à Aumonr, compagnon charpentier qui a eu le bras cassé travaillant aux couvers de Trianon. 4ot
13 febvrier-20 décembre : à Pierre Goze, ébéniste, sur le parquet marqueté qu’il fait pour l’entre-sol du cabinet de Monseigneur le Dauphin au chasteau de Ver- SOS CT OEMANS. 5252200, LHPPRRE PEN TPREIMEEON
17 febvrier : au s° Prupnomme, arpenteur, à compte des arpentages qu'il fait. .......,.....,.., 1900
1° mars : au nommé Mao, pour plusieurs journées de chevaux par luy fournis... ............... 108f
2 mars : à Le Parmentier, dit Fazraize, pour avoir arrosé dans le petit parc de Versailles pendant l’année LOGOS ISE NUE RITÉMAMN NS To st
5 avril : à Descouir, pour payer à vingt-trois marimers venus de Saint-Cloud le 2 avril, pour ramer sur le CRAN RL ES LAS ARE NP RETEE bot
Aux nommez Liarps, pour mille trois cent quatre taupes qu’ils ont prises dans les jardins des Maisons Royalles pendant le quartier d'octobre 1681... 2281 4°
28 juin : à eux, pour mille trois cent quatre-vingt-neuf taupes, pendant le premier quartier 1682.... 2484 1°
5-19 avril: à Berrater, rocailleur, sur ses ouvrages aux coulettes dans le bois des Sources (3 p.)... 1600
5 avril- 4 octobre : à Louis Germain, pour la nourriture et la garde des cignes sur la rivière de Seyne pendant les trois premiers quartiers 1682 (3 p.)... 2307
40 avril : à la veuve Denis Boucrer, compagnon couvreur tué en travaillant, par gratiflication. ..... 100
22 avril : à la veuve Gicces Marin, marbrier, par gratification, en considération de ce que son mari s’est tué en travaillant pour le Roy................ 100
À Bourancer, charpentier, par gratification, en considération de ce qu’il s’est estropié.............. hot
7 may : à Ricow, voiturier, sur ses voitures des figures de marbre pour le Parterre d’eau de Versailles... 1200
3 juin : aux tailleurs de pierre de lattelier du s° Ga- BRIEL, de la grande aile, par gratification, pour leur May de d'Ascensions su 3 Can ARE M Nr FAO ON
À ceux de l’attelier de Mazières, de la maçonnerie du prend ODA ATOM eus mans es sante ne TOO
À ceux de l’attelier de Fowraixe, entrepreneur du Po- RE M etat ue DO0
A ceux de l’attelier dud. entrepreneur du logement des jardiniers du Potager, idem.........,,....... 3ot
7 juin: à ceux qui ont voituré des fumiers au Potager pendant la semaine finie le 16 may dernier... 154ft 15°
13 juin : à Racor, terrassier, par gratification, en considération de ce qu’il a eu deux chevaux tuez et qu’il s’est blessé en travaillant à une rigolle dans la grande ANSE RE RS ne de an tete ne Date ÆOON
27 juin : à Quener, Ouivier Vazzée et la veuve La Nov, pour paille, ozier et cerceaux qu'ils ont fournis an Polar SALLE D hnnei duu 00:
28 juin : au s° curé de Selle, à compte des dédommagemens et non-jouissances des terres dépendantes de sa;cure, occupées par le ROY...: . .....,,,42 Boot
À Denis, fontainier, sur les fournitures de soudure qu'il a employé aux fontaines. ............... 6oot
12 juillet: à Parenrow, tailleur de pierre, qui s’est blessé à une jambe en travaillant au grand Commun, par SARA MON. Lie US LE SC un EN EU
26 juillet : à Dorois, serrurier, pour avoir séjourné trois sepmaines à Versailles à estimer les ouvrages de serrurerie. faits par LoBez..i.4..h.:,4:,:6.. :2908
20 juillet : à Gaëriez Mori, pour les frais extraordinaires qu'il a faits à Marly pour y descharger une partie des caisses venues de Rome...........,...... 3oot
9 aoust 1682-53 janvier 1683 : à BouLce, ébéniste, sur ses,onvrages (45 pu. tiis sens : aie 0 220008
30 aoust : à Houpouix, pour achapt de plusieurs ouUIS 0e MDN. ee snnealis Loos 101T D"
1° novembre : à Lecrerc, charpentier, par gratification,,
| epn considération des ouvrages extraordinaires qu'il a faits ALOAtOne se aucun de cree Ludilpain lis tr
À la veuve Marni, marbrier, par gratification, en coonsidération- de ce que son mari s’est tué en travail- A LRU LUE dat octets FE
15 novembre : à Hermon , sur ses nattes pour l’Orangheriei ns se sie 2 me iGenitee pa Ut trie
29 novembre 1682 -3 janvier 1683 : à Srire Bray, esspinglier, sur ses ouvrages de {reïllis de fil de laton (abip runs 6 RAT es us Goott
Somme de ce chapitre. ... 42033# 19° 8
DIVERSES DÉPENSES DE VERSAILLES
MAÇONNERIE
18 janvier-10 may : à Gagrigz, sur ses réparations dde maçonnerie du chasteau (6 p.)........,.. 9500 6-27 décembre : à luy, sur le petit bastiment des esscuries de la Reyne, pour faire un réservoir pour la distrribution des eaux bonnes à boire (2 p.)...... 1800 18 janvier -12 avril : à LA Pensée et Au Lance, sur la mnaçonnerie de la fontaine des Sources (10 p.).. 6700 195 mars-27 septembre : à eux, sur le mur de terrasse porès l'Orangerie (ai Die ice Rs soon 25 oclobre 1682 -3 janvier 1683 : à eux, sur la balluustrade de pierre dure qu’ils font au premier réservoir ddertière de Grolté-fsa ph reniun ess, 40p0Df 15 mars-13 septembre : à Gounnon et Rossieno, suur la maçonnerie des escuries des gardes du corps et de l’’augmentation qui s’y fait (16 1 sue CB LOON 27 juin-922 aoust : à eux, sur leurs ouvrages de mmaçonnerie du magazin des démolitions à Versailles D Les à es dut no le Ce ei A Re CDDP 21 avril-23 may: à TauriaT, sur huit piédestaux qu'il fdait pour les figures du Parterre d’eau (3 p.).. 1400t 27 avril- 22 novembre: à Mazière, sur ses ouvrages ddu cheny et autres réparations (16 p.) ...... 18200 6 septembre-11 octobre : à luy, sur ceux qu'il fait à la Chancellerie, à Trianon et ailleurs (6 p.).. 5800t 11 juillet-22 novembre : à L’Esrée, sur ses ouvrages poour le logement des fontainiers et en d’autres endroits (OO GAMES PAU 805 MO CRE LS SKK Bt tag Dot 6 décembre 1682-3 janvier 1683 : à luy, sur ses ouvrrages aux Récollets (3 pa). 4 :4,,,4 4.444,47 ao0ot
29 juillet: à La Fonraixe, sur sa maçonnerie aux ponts ddes rigolles de Montigny et Voisin............ 6oot a aoust-6 décembre : à luy, sur idem aux ponts des !_ ckhemins et routtes du bois de Trappes (5 p.)... 2900
22 novembre -16 décembre : à luy, sur le transport de la porte du parc vers la ferme (2 p.).......... goof 30 aoust 1682-38 janvier 1683 : à Le Joncezeur, sur l’aqueduc au-dessus des Graissetz (12 p.).... 14900 6 octobre : à Dorsay, sur l’aqueduc de Saint-Cir. 500 27 décembre : à Jacquemar, maçon, pour racomodage de neuf cheminées pour empescher la fumée... ... gott
Somme de ce chapitre... ...... 96690
CHARPENTERIE
15 mars-6 septembre: à Le Boureurenon, charpen- Lier, sur ses ouvrages des escuries des gardes du corps à Versailles61& pi) ne, dal ii LR 5 rat
22 novembre-13 décembre : à luy, sur ses pontons dans la pièce des Suisses (3 p.)............ 15oott
6 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux Récolets. 5oott
ns ee 00e +
Somme de ce chapitre........, 11000
COUVERTURE
5 avril-27 décembre : à Yvon, couvreur, sur ses ouvrages en divers endroits du chasteau (13p.).. 1230ot k may-5 juillet : à luy, sur le logement des officiers des gardes du corps (8 p.)................ 68oot 27 avril-4 octobre : à ReenarD, sur ses ouvrages au CHEN OT PANNE PR ST SRE 2e ON 5-11 juillet: à luy, sur ses ouvrages au magasin des
démolition" (a pi EU ovoet
Somme de ce chapitre. ........ 9245ooù
MENUISERIE
18 janvier : à Fuver et Mudegcen, sur la menuiserie de la chapelle du chasteau............,.,... hoot 12 avril- 4 octobre : à River, sur ses ouvrages du Cabinet des curiositez (11 p.).............,.. 8ooott k may-11 octobre : à luy, sur ses ouvrages en divers CONS EM iii diese) HOT 7-21 novembre : à luy, sur ses ouvrages à la Surintendance (3 p.)........ 1600tt 15 novembre : à luy, sur ses ouvrages des Oratoires de M RS ni tie el RASE 22 aoust: à Mumegzep, sur les bastimens adossez à la grande aidons dé sens de et stat 26e
25 janvier-13 décembre : à la veuve Danczeserr, sur la Surintendance (9 p.).................. G6hoot
05e. es
25 janvier—922 aoust : à Dronis, sur la Surintendance ÉQNDd eh ae de de 8 On NOR NU GR ett 19 febyrier-1* mars : à Carez, menuisier, sur ses
ouvrages pour les appartemens de Mademoiselle et de M°*° 9x Marnrenon (a p:).....:......:4)1, 41008 27 avril : à Care et Fonvieis, sur la menuiserie de l'appartement de M°° De MainTenon. ....... 3004 15 mars : à Gauray, sur ses ouvrages de menuiserie pour le logement des Pères de la Mission de Versailles ÉD DR NS se ed de at: Cuot 19 avril-10 may : à luy, sur les escuries et logemens des pardes du corps (2 p.)....,:......: mers à TOO 15 mars-5 juillet : à Ducors, sur divers ouvrages RNA Ra dde Van at ue) die AOdoil 22 mars-12 avril : à PARISET, sur sa menuiserie pour la pièce où se doivent mettre les lits de veille dans le DUR DATe CADRE de mood Ur Ni Nuit Soi 19 avril 1682-3 janvier 1683 : à Crasse, sur les anciens offices et autres divers travaux (7 p.)... 29008 19 avril: à Veiuzier, sur la menuiserie du passage au dessus de l’appartement de M°° pe Manrexow. Uoott 17 may : à Davienow, sur le Chenïl...... Ja Oo! 23 may : à GAQUELARD, sur ses ouvrages des bastimens adossez à la grande aisle. ......,........... hoot 13 septembre-1* novembre : à luy, sur la moitié du Chop D A ou dant 27 décembre : à luy, sur divers endroits à la Chan- Colon NAS LA dar deu eu JA 23 aoust-1°* novembre : à Prou, sur ses ouyrages de la moitié du Cheny (4p.)................. oa00t 1 1 octobre : à luy, sur les chassis des croisées de l'appartement de la Reyne.....,.:.:.,.....,..,, 800 1° novembre : à la veuve Lavier, sur ses ouvrages à
HaiChancelener. titi teen PAR TER RS To
Somme de ce chapitre. ....,.... 45ooott
SERRURERIE
25 janvier-15 mars : à VaLcée, serrurier, sur la rampe du grand escalier de la Surintendance (2 p.)..
1% mars 1689 -3 janvier 1683 : à Prerre Mamie, sur ses ouvrages du chasteau (7 p.)............. 5hoot
9 aoust-15 novembre : à luy, sur le gros fer qu’il fournit pour le grand Commun (6 p.)........ 53oott
at avril-13 septembre : à Hasré, sur les portes de fer quil it (ap) 2 400 ta Goo
21 avril-13 septembre : à Dusois, idem (3 p.). 1100 3oott
27 avril 1682 -3 janvier 1683 : à Goniewon!, serrurier, sur ses ouvrages en divers endroits (4 p.). 18oott
CCC CR CCC CCC
21 avril : à CurAULT, idem .......
1 Ou Gaunienon.
a aoust-20 décembre : à luy, sur le gros fer du grand Commun (11 p.)................... 76oof 30 avril : à Conauzr et Vaicée, sur les quatre balcons de fer qu'ils font............,.........,.. 6oott 3 may : à Launior, sur le bastiment des Offices. 60ot À pu CATEL, idem... RE SOU MOVE 17 may-13 juin : à nu Care et Lonior, idem (a p.).
des bastimens adossez à la grande aïle (9 p.).. 1000ft 8 novembre : à luy, sur les ferrures des châssis. 300 17 may-27 décembre : à VALLERAN, sur ses ouvrages du Cheny (4 p.)........ san 25 octobre : à Vazueran et Lucas, idem... .,.., moott
ds se: 1700!
27 décembre : à Lucas, idem...,.......... ook 17 may-25 octobre : à TouLouzan, sur la grille de fer prez la porte du petit parc (a p.).......... goof 24h may-6 septembre : à Le Vicoureux, serrurier, sur ses ouvrages aux pompes et moulins de Versailles (pie ce nesemsoue res vale ONG 50 À DNOË 28 juin-8 novembre : à la veuve RicnarD, sur ses ouvrages (9 p.)ssessssesssssessssessss.e goott re juillet : à divers serrruriers, sur Îles billets du $" Dorpay...... hé ee: OO 29 juillet : à Losez, sur les quatre balcons de fer qu'il fait... io ie UDON 9 aoust 1682-3 janvier 1683 : à De Verne, sur la rampe de l'escalier de la Surintendance (3 p.).. 1000f 27 septembre-29 novembre : à Dézsusrnes, sur la porte de fer de la cour du milieu des Offices (6 p.). 3 janvier 1683 : à luy, sur les chardons de fer du Cabinet des curiositez.................
25 octobre :
VTAgeS. . .... : . 1000
à Forprin et BourrTé, sur divers ou-
1%-29 novembre : à TAveRNIER, sur divers ouvrages (sp)... orales CON
29 novembre : à Donor, sur ses ouvrages ... Goo
A Bouper, serrurier, sur les clouds, chevilles et autres fournitures qu’il fait. .
Somme de ce chapitre...
VITRERIE
28 mars :
Surintendance.........4...
à Jamsow, vitrier, sur ses ouvrages de la Pise ns ere DO
2 4 may-15 novembre : à luy, sur ses ouvrages de réparations au chasteau et dépendances (7 p.)... 2900
24 may-6 décembre : à Lespinouze, sur ses ouvrages de réparations au chasteau et dépendances (7 p.). 3700
PEINTURE ET DORURE
8 mars-28 juin : à La Baronnière le père, doreur, sur ses dorures à l'escalier de la Reyne (3 p.).. 1700 22 novembre : à luy, sur les Oratoires de la Reyne et autres endroits. ...... .. 1800!
6-27 décembre : à luy, sur ses ouvrages de dorure en divers endroits (3 p.).................. 2400 2h may-1* novembre : à La Baronnièee fils, sur ses ouvrages à l’Allée d’eau et à l’une des portes de l'escalier de la Revne (ap. à. um ste eft noie sine ain à DD 14 juin-19 juillet : aux deux La Baronnière, père et fils, sur la grille et rampe vers la Grotte (4 p.). 2500 15 mars-20 décembre : à Bourçeauzr, sur ses grosses peintures au Cheny et à l'arbre du Marais (4 p.). 1200 1% novembre : à luy, sur les impressions de blanc qu'il fait aux appartemens du Roy et de M°*° ne Mox- TESPAR secret ; sens Ci OO 24-31 may : à Le Pace, doreur, sur divers endroits (a p:).... SC Ne Art die va LODON À La Porre, autre, idem (2 p.) ei DO 14 juin-1* novembre : à La Porrs et Le Pace, sur la dorure de la grille de la petite cour du chasteau et de la rampe vers la grande aisle et sur celle des grilles de la petite escurie (6 p.)..........
1° novembre : à Baruzv, sur le vernis de bronze qu’il fait aux fontaines du petit parc
Somme de ce chapitre. ...,..
SCULPTURE
18 janvier-7 may : à Pinrau, sur ses ouvrages de sculpture de la Surintendance (2 p.).......... 6oott 29 febvrier : à luy, sur ses ouvrages à lappartement de M°° pe MauinTEnoN . .... ts TOO 18 janvier : à la veuve GopEquiN, sur ses ouvrages aud. lieu sc ad eu a OO 18 octobre : à Jouvexer, sur les ornemens des lucarnes, en cimettrie de celles du Cabinet des curiosités.. 4oott 25 octobre :
l'avantæbursi Use SEL
à luy, sur les fontaines de bronze de
18 janvier : à Mazeune! et la nouvelle chapelle du chasteau .......
8 mars : à eux, sur leurs ouvrages de sculpture à la la corniche de stuc du sallon vers la Grotte... 6ooît
1 Quelquefois Mazeuines.
12 avril : à eux, sur les corniches de stuc qu'ils font dans le petit chasteau. ..... Ads sie Wed 300 81 may-15 novembre : à eux, sur leurs ouvrages de sculpture au Cabinet des curiosités (14 p.)... 12300t 23 aoust: à eux, sur les quatre figures et vazes de bois qu’ils font pour la chapelle... ........... 6oott L octobre : à eux, sur le parterre de l'Amour. 500 1* febvrier : à Mazeue et Houzeau, sur leurs ouvrages de la fontayne de la Gloire. ..,.... ,.. 1000 15 mars-2/ may: à Houzeau et Ramon, sur les ornemens de sculpture qu'ils font à la fontaine des Sources ER US CERN ER OR ER SR 1500 22 febvrier-21 septembre : à Baprisre, sur sa sculpture à la fontaine de l'escalier du Roy (7 p.)... 5300 1% mars : à Massou, sculpteur, sur le groupe d’ornement pour la niche de l'escalier de la Reyne.... 300 19 avril-10 may : à Fonreuxe !, sur le rétablissement qu’il fait aux Termes de la grille du parterre à fleurs
CHR nest OA a ASS PEL 350
30 avril-4 octobre : à Dossier, sur sa figure de marbre pour le Parterre d’eau (2 p.)......... kooï 30 avril-4 octobre : à SisrAYQUE, sur sa figure de marbre pour le Parterre d’eau (2 p.)......... hooï 6 may : à Baiquer, sur la sculpture en bois de l’appartement de M. le prince et de M°*° la princesse pg
Gamers is na RÉ ARR UT .. 5oot 17 may: à Le Courte, sur un des balcons du chas- SNA ES A CAR AR RE ,. 200 A CLérion, idem........,. ARE RMEE E E D 300
À VanpexLève? et VanozsraL, sur deux idem... hoott 7 juin-1° octobre : à Girarpon, sur le modelle qu’il fait dans le jeu de paulme du Louvre (2 p.)... 4ooot 13 aoust : à Hurinor, sur sa figure du Parterre d’eau.
LA dede Eee sa Dans na se eine HOON 22 novembre : aux enfans Urinor, sur sa figure de NARDNe, eine. dun van SÉRUSSR ME 3oott
25 octobre : à Corzevox, sculpteur, sur le bas-relief de plomb et estain au-dessus de la porte du Cabinet des cu- DID de td eu tn LICE NE 300
1° novembre : à LenonGre, sculpteur, sur les deux bas-reliefs du dessus des portes du passage de la tri-
Dune. SAS A SR AVENANT ER Heat 5oott
«Somme de ce chapitre. ,..,..,, 32550ot
MARBRERIE
25 janvier-19 avril : à Misson et Dergais, marbriers,
1 Ou FonreL.
? J1 faut évidemment lire Van CLÈve.
sur leurs ouvrages de l'escalier de la Reyne (6 p.). 45oot 12 avril-10 may : à eux, sur ceux du Sallon vers la chapelle. (A'peh 46.0 ,4 A ile ... 430ott 11 octobre-1® novembre : à eux, sur les incrustemens de marbre du vestibule du grand escalier (2 p.).. ETES EE à diese D'ISUT ae en PRE 800tt 28 janvier-15 febvrier : à Lixe, marbrier, sur ses ouvrages des sallons des deux bouts de la grande gallerie (APE nn Lee PRO T Ne bR 1600 11 octobre-19 novembre : à luy, sur ce qu’il fait à la petite gallerie au bas du grand escalier (2 p.)... 7oott 15 febvrier-7 may : à Hanucue, marbrier, sur ses
ouvrages du cabinet de la Reyne (2 p.)....... 1700 15 febvrier : à Pirrre et Nicocas MesnarD, sur leurs ouvrages de marbrerie en divers endroits... ... 1000
15 mars : à la veuve Pasquier, sur ses ouvrages de MARDI 54, Le 240 Es site node D ae EN d ODON 11 oclobre-19 novembre : à elle, sur celuy de la pelite gallerie opposée au grand escalier (2 p.).,.. 7oot 25 octobre-29 novembre : à Ducmesnoy, sur le pavé de Caen du salon et vestibule du Cheny (2 p.).. 8oott
Somme de ce chapitre...,...,. 17100tt
PAYÉ, 1°-15 mars : à Marcuann, paveur, sur le gros pavé qu'il fournit à Versailles (32 p.)..,.,...... 4o6oot
15 mars-12 avril : à luy, sur le pavé de la cour du
ehastieau {pee Fe ir Rp EDS on 3300 22 mars-31 may : à luy, sur celuy devant les Offices (Home dev Lies ven Se NS dem 11800
14 juin : à luy, sur la chaussée qui va à Trianon et les escuries des gardes du corps. .......,...., Goott
Somme de ce chapitre... ...... 5630ott
JARDINAGES ET FOUILLES
18 janvier-15 mars : à Guyanr, sur Ja fouille de terre devant la Surintendance (2 p.)...... Héts.c ss CON 18 janvier-4 may: à DescnareLces, sur les fouilles pour le parterre à costé de l’Orangerie (9 p.).. Agoof 28 juin 1682-3 janvier 1683 : à luy, sur ses transports de terre de la sablière sur le chemin de la Ménagerie dans l'allée d’Apollon (8 p.)..,........ 3500 21 novembre-13 décembre : à luy, sur le transport des terres pour former le chemin de la porte da parc qui conduit à la Ménagerie (9 p.)..,.,.. 5764 18° 9ù
6 décembre : à luy, parfait payement de 3469 13° 4% pour fouille et transport de 632 thoises et deux tiers cubes pour le rehaussement des allées autour d’'Apollon, à 5 10° la thoise........ HE à kgt 13° 4%
18 janvier-22 mars : à Harez, sur la fouille dans les allées au bout de l’aqueduc de la décharge du canal de Versailles (5 p.)..4.:.4i445. seu. 1200
25 janvier : à Denise, sur les fouilles et transport de terres pour les rigolles qui se font pour planter les arbres de l’avenue de Saint-Germain à Versailles, ..... 5oott
À luy, idem dans l’estang sous Roquancourt. .. Aoof
25 janvier-22 mars : à Duran», sur le conroy de la fontaine des Sources de Versailles (2 p.)....... 5oott
27 avril : à luy, sur ses ouvrages de la chaussée de lestang de Clagny .......:......:..... Ans
11 octobre-22 novembre : à Duran et LAFORGE, sur leur travail pour relever les conduittes au long de la pièce des Suisses (2 p.)............. Morees
25 janvier : à
Boursaucr, sur le transport de terre à
l'estang au-dessous de Roquancourt........... 300 A Tuierry, sur les routtes des bois de Champgar- MOT se 2 D core De LS RATES dec F ou hoott 1% mars-4 may : à Maerer, sur les recoupes du petit parc (7 p.)...... Re 2 AUTEE OPTPETUE 2900 30 mars : à luy, pour vingt-huit tombrées de glaize pour le petit parc de Versailles. ............... 30tt 24 may-14 juin : à luy, sur la recoupe des allées du parterre de l'Amour (3 p.)................ 1700
27 décembre : à Macrér le jeune, pour avoir fait porter à la hotte 1920 muidz et demi de sable de rivière dans les allées du petit parc en 1680 et 1681. 960% 5°
29 mars 1682-3 janvier 1683 : à Le Cozur, sur ses fouilles et transports dans l'avenue en face du chasteau
(a3p.):.,,. a See UN Peur dten eee Gg1ott A Hovsr, sur ses transports idem (21 p.).... 585of A Fouquss, terrassier, idem (20 p.)..:.....4 6a5of A Le Roy, idem (26p.)................. 7150 20 décembre : à luy, pour gazon qu’il a fait poser au Cheny.....,.....: PR Revu ÉRIRUUR : 126 19° 17 may- 5 juillet : à Auranr, sur ses ni de terre dans les sources du petit parc (2 p.)...... hoott
14 juin-15 juillet : à Bunez, sur les terres qi transporte dans les cours du Chenil pour rehausser les murs
des escuries vers la ville neuve (2 p.) ...... ... gootf 93 juin : à Loisrrow, sur les transports de terre au pourtour du réservoir de Trianon ............ 8oott
12 juillet-3 aoust : aux s"° Le Muicre, frères, sur les sables qu’ils font transporter dans l'allée depuis la Grotte jusqu’au bas de l'Arc de triomphe (3 p.)...... 1000
16 aoust 1682-38 janvier 1683 : à eux, sur leurs transports de terre au long des murs du petit parc
(taper Lostliue veih"4t ee step ut SL L300ott
6 décembre : à eux, pour 34 HN deux tiers cubes
pl
de terres transportées autour du petit réservoir des eaux pour l'Isle Royale, à 5tt la thoise......... 1934 6° 8% 12 juillet : à Boizeau, sur ses rigolles de la plaine de Voisin dans le petit estang derrière Montigny... 30ofi À Ocrer, sur celles du bois de Trappes dans le même ÉSldng sas sde ee ERA R TS AP PVR à Boot 15 novembre : à luy, pour treize glacis pour traverser les rigolles aux endroits où passent les roultes dans les bois de Trappes... .. : 1561 2 aoust-29 novembre : à La Bru, terrassier, sur les routtes qu’il fait dans les bois du Buisson de Verrières
(ED ir dec one an debate in eme OO 18 octobre - 20 décembre : à luy, sur ses treïllages dur Parc-aux-Cerfs (7 p.)...........:....... . h5ooït
30 aoust-21 septembre : à CarpaiLL1AG, sur sa fouille dans la cour des escuries des gardes du corps et du bassin pour la fontaine de la descharge du canal (2 p.). 300" à Guyanr et La Vicxe, sur leurs transhooï
1% novembre-6 décembre : à Roger, sur les régallemens et transport des terres des allées hautes et basse 1800%
22 novembre : à Rogerr et consors, sur leurs dépen-
18 octobre :
ports de terre prez la grille du petit parc... . : …
autour du Dragon et du gazon qu'il pose (4 p.).
ses pour armer d'épines les arbres des avenues de Ver- SOS à eo Re de ed nie Date pa ete ve hoot
6 décembre : à Boursauzr, pour le rétablissement des chemins du Plessis-Picquet à Versailles... . .. 148K 10°
13 décembre : à pe Fer, pour sable voituré de Saint- Cloud dans le petit parc................ 206 13° à Counor, pour treillages d’échalas
dans le petit parc.................. de 070 63210ott 3° 1°
20 décembre :
OUVRIERS À JOURNÉES
aux ouvriers qui 186334 9° 84
18 janvier- 27 décembre : à ceux du nouveau potager
18 janvier 1682-3 janvier 1683 :
ont travaillé dans le petit parc (52 p.)..
(66 p.)..... ONE Ne EE à Re 154598 8° 6° 18 janvier : aux charpentiers du pelit parc, du 8 décembre au 3 janvier.................... 85 10°
Aux ouvriers qui ont remply les troux des pluies aux aquedues de Trianon et Saint-Cir pendant deux semai-
RES du 8 Ne L'ONU US MARS EE Dpt e 1864 G° 26 juillet 1682-3 janvier 1683 : à ceux du jardin de Trianon (21 p.).................... 9772 0° 3° 19 juillet-15 novembre : à ceux des aqueducs de Saint-Cir (18 p.)...... ERA URL ..... hgokfa 8°
25 janvier 1682-3 janvier 1683 : à ceux qui travaillent à la pépinière de Roquancourt (13 p.). 3787" 2° 6° 1* febvrier 1682-3 janvier 1683 : à ceux qui ont travaillé au grand parc et aïlleurs (31 p.). 53734 16° 4° 8 febvrier- 30 aoust : à ceux des aqueducs du Chesmay: (13 p.).. «00 APT RME. + 4 30031 8 febvrier-29 novembre : à ceux des aqueducs de Trappes et Bois d’Arcy (7 p.)......... 29738 17° 8° 8 febvrier : à ceux qui ont regallé les terres du chemin de la porte Saint-Antoine au réservoir de Tria-
on US ere SE Le PIPSRPETRE A! 68 8 febvrier-29 may : à ceux qui ont nettoyé dans la Surmitendanee:( Si} Re der. 554 1°
15 febvrier-8 may : à ceux qui ont travaillé à lever et cribler le gland ensablé dans la faisanderie de Vézinet pour planter dans le parc de Boulogne et ailleurs
(QUE 7 PMR NEA EE ErRS A UE si. 81817" 22 febvrier : à ceux qui ont rempli les glacières de Versailles (a pr}: 245 bats 6. .... 27294 15° 10° 23 aoust-22 novembre : à ceux de la pépinière de Versailles (a p.)........ SARA A RE 44, 298010" 22 febvrier-1"* mars : à ceux du grand et petit pare (hp raet shéin sr ah Ms ns éfis ait
13 mars : à ceux qui ont esté employez à tirer les niveaux et tracer les ouvrages de la plaine de Saclay. 1751 15 mars : à ceux de la plaine du Vézinet.. 546K 2° 28 mars-/{4 may : à ceux qui ont arraché les ormes dans l'allée en face du chasteau (4 p.)... 11894 2° 4° 12 avril-19 juillet : à ceux qui ont travaillé à l’allée du-beut.du Mail (mp. 145at 6° 8° 18 avril-2 aoust : à ceux du moulin de Launay (HS Bean dote due ant te sata die da Las les man 1565 14° 10 may-"7 juin : à ceux des deux nouveaux parterres près de l’Orangerie (5 p.).......,....... Ghit 3° 8° 17 may : à ceux qui ont travaillé à faire l’eschafaux pour le modèle que le s° Girarpox fait dans le jeu de patime, Ou ONE... st 602 18° 17 may-6 décembre : à ceux qui ont nettoyé l'avantcou (E ph. 2, US di ins 896 3° 29 may-23 aoust : aux mariniers qui ont ramé sur LU EU 10 PT Me RARE MAR ASS PA PRSS + 10101 1" 7-1/h juin : aux ouvriers qui ont nettoyé pour le passage de la procession du très saint sacrement (2 p.)...
FÉES A NON ES ETES ITS A re 336 11° 1 juin -15 novembre : à ceux qui plantent des ifs à la teste de la grande pièce d’eau (3 p.)..... Ggatt 13° 8° 21 juin : à ceux du Parc-aux-Cerfs. . ... . 157 10° À ceux des routes, sous Tuierry........ 3974 10° À ceux des réservoirs hors le pare... ..... 1811 14°
12 juillet : à ceux du bout du canal et autres en-
dolls 445.240 PAIE de A AE dre 1994 5° 19-26 juillet : à ceux des routtes de la Selle et de Champ-Garnier (2 p.)............ 2x, 8761152067 19 juillet 1682-3 janvier 1683 : à ceux de l’aquedue de Satory (7 p.).......... NOIRE 1366 7° 26 juillet-29 novembre : à ceux des pépinières de Gallie et autres (3 p.)..:..:....... BU En 3594 19°
26 juillet : à ceux de la pépinière de Sceaux. gott 11° 2 aoust : à ceux qui ont voituré des contre - cœurs et plaques de fer de fonte de Sève à Versailles. . . 2534 16 aoust-11 octobre : à ceux du magazin de l’hostel
‘de Seignelay (8 p.).:::.4.......:.:.... 5714 10°
6 septembre : à ceux qui ont travaillé deux nuits pour tascher à sauver un manœuvre qui a péry dans un puits
dé Parc-aux-Cerfs... :. ah 24 154 145 6 septembre+A octobre : à ceux des aqueducs de Ba (D), ie Ne, 767 2° L octobre : à ceux des bastimens, sous Le JEuneux, depuis le 25 mars jusqu'au 26 may.......... 169h 11 octobre : à ceux du pourtour de la’ Girandole, jusquéau 10 ochobre . usine RACE 389 °
22 novembre 1682-3 janvier 1683 : à ceux de la machine de M. l'abbé pe Guyenne (4 p.)... 3934 8° 6° 29 novembre-27 décembre : à ceux qui ont pozé.des carreaux de fayence d’Holande aux cascades de Trianon
(ph sie ses di de hi PRO PE ven EU 20 décembre : à ceux qui ont enterré des arbres... We, DR NE NE Hein. RAR MA Lei
Somme de ce chapitre... . 849784 18° 9°
ORDONNANCES
18 janvier : à Vicoureux, serrurier, pour payement d'ouvrages de serrurerie faits en 1681 pour les moulins d® Vemailless ut, tie eur 1278 3°
À More et Fonraine, vignerons, pour avoir deffriché et labouré la pièce au bas du Dragon, dans le pelit parc de: Versaihess 4 om RAR re TR ne 2001
À Le Jeune, vuidangeur, pour vuidanges et dégorgemens de fosses qu'il a faits, en 1681, au chasteau et autres lieux de Versailles qui en dépendent. ..... h77 2° 6%
Aux héritiers L’Escuiquier, pour ouvrages de chaudronnerie qu’il a fournis à Versailles pendant les quatre premiers mois de l’année 1681........... 973 10°
1 Ce chapitre ne contient que des ordonnances.
À la veuve RowsauLr, serrurier, pour ouvrages de serrurerie qu’elle a fait faire en 1681 dans le parc de Versailles
À La Nous et la veuve Brecx, pour fumiers qu'ils ont fourny au nouveau potager jusqu’au dernier novembre
Hs 2734 10°
25 janvier: au s° Mirrouan, pour 97 thoises et demie de tuiaux de fer de 8 pouces de diamettre, à 34 la thoize, pour poser depuis l’estang de Clagni jusqu'aux deux réservoirs hors le parc de Versailles 33151
À La Vieux, dit TaouLouzain, serrurier, pour les ouvrages qu’il a fournis au chasteau et petit parc de Versailles et ailleurs depuis le 9 octobre jusqu'au 31 décembre 1681 726# 16° 61
À Hozranps, serrurier, pour ses ouvrages en divers endroits jusqu’au 31 décembre 5a6% 17° 6°
À Maicrer, pour rétablissement du gazon de la pièce haute de l'Isle Royale 183 5°
À Girarnin, dit Boureuiexox, charpentier, pour eschafaux et autres ouvrages idem . Bo6tt 5°
À luy, pour la charpente du comble d’une des glacières derrière la Grotte de Versailles 190
À Marie, serrurier, pour 5046 livres de fer qu'il a fourni pour les Bastimens, à 2° 6% la livre 630ott
A Parzuer, peintre, pour son payement de deux tableaux qu’il a faits au platfond de la première salle des bains à Versailles . ,
1 febvrier : à Mazeuwe et Jouvener, sculpteurs, pour leur payement des ornemens du dessus des portes du grand escalier de Versailles . .., 169 15°
À Le Roy; pour le neltoyement et transport de terre du dessus et du dehors de la petite escurie... 3714 14°
A Tuevenn, terrassier, pour avoir netloyé et rélargi les rigolles qui conduisent l’eau dans l’estang de Cla-
A Brissonxer, pour idem
À Rosirar», plombier, pour les ouvrages qu'il a faits à la petite escurie de Versailles, depuis septembre 1681 jusqu'à la fin de lad. année 3708 14°
A Au Lance et La Pensée, pour le payement de la façon du mur qu’ils avoient commencé pour fermer le petit parc à costé de l'Orangerie 3284 15°
À FonTELLe, pour les ouvrages de sculpture par luy faits en 1681 à la nouvelle paroisse de Versailles. 1011
A RévérenD, pour son payement du bois de charpente et perches de chastaignier qu’il a livrez pour estre employez en divers endroits de Versailles 7oë8it 4°
8 febvrier : à la veuve Azcaiw, plombier, pour son payement des ouvrages de plomb et soudure qu’elle a
fourni pour l’Arc de triomphe et autres endroits du petit parc depuis le 6 may jusqu’au 21 aoust 1681. 8653 11°
15 febvrier : à Cuvizier , serrurier, pour les ouvrages qu'il a faits à Versailles en 1681.....
À Mazeuwe, sculpteur, pour ouvrages faits au Cabinet du Roy, à Versailles, en 1681
À Fonrezce, sculpteur, pour son payement d’un modèle d’un guéridon à la Salle du bal........, 573h 4°
À Tuévenor et Le Muaisrre, pour dépenses d’échafaux et fournitures de Saint-Leu pour les vazes du chasteau et pelite escurie de Versailles 1606 6° 8°
À Girannin, dit Le Boureuiexon , charpentier, pour les ouvrages à descendre les cloches du clocher de l’ancienne parroisse et les remonter à celuy de la nouvelle de Versailles …. 216
À Prou, menuisier, pour les ouvrages du petit cabinet où l’on met la chaize percée du Roy...,,....,.. 61ott
À Jean Gavniez, dit La Garenne, pour ouvrages de maçonnerie d’un mur de closture pour séparer le jardin de l’hostel de Choiseul qui a esté donné aux Pères de la Mission de Versailles.. ..,..
18 febvrier : à Maïerer, terrassier, pour tranchées par luy faites dans l’advenue de Versailles à Saint-Germain en 1081: 154 6404 17031 1°
22 febvrier : à Hozcande, serrurier, pour ses ouvrages de la machine du moulin de Launay pendant l'année 3354 18° 6°
À Yvon, couvreur, pour les ouvrages aux pavillons des regards de Trapes, Bois d’Arcy, et ceux des réservoirs de la plaine de Satory et moulin de Launay., 1236 15° 6°
À Duvar, chandelier, pour façon et fourniture de mèche, de 1585 livres de chandelle pour mettre au magazin de Versailles 79" 5°
A Duran», pour avoir rétably le conroy des bassins de Cérès, Flore, Saturne et Bacchus
A la veuve Le Murme, fondeur, pour deux robinets de cuivre de 8 pouces de diamettre, pour les fontaynes,
2 4 febvrier : à Bonnemer et Le Mosxe, peintres, pour parfait payement de 1800 pour ouvrages faits en 1681 au cabinet des bains à Versailles . À Despssomes, pour desseins peints de colory pour une tapisserie en broderie pour S. M 3bDN 45
À Dems, fontaynier, pour soudure par luy fournie en 1681, pour faire plusieurs ouvrages extraordinaires dans le petit parc de Versailles....,.,........, 10074 19°
A Cassecrain, pour ouvrages de moulerie faits en 1681 au magazin des Antiques............... 5oof
1% mars : à Normer, marchand de fer, pour serrures et autres ouvrages fournis pour le Chesnay... 8754 1° 64 8 mars : à la veuve Le Marre, fondeur, pour des adjoutages de cuivre qu’elle a fournis pour les fontaynes du petit parc de Versailles. ................. 989t A Loucaarr et consors, pour pailles qu’ils ont fournies pour les pbléres... 2, ..tenrvis 94210 À Le Genre et Vicain, couvreurs en chaume, pour avoir couvert une desd. glacières........... 35 16° Q mars : à Houasse, peintre, pour bordures de tableaux par luy fournis en janvier pour M5 le Dau- DR En MR en AS a éiu RRof 15 mars : à Esnauzr, pour toilles et treillis qu'il a fournis pour les moulins de Versailles ..... 16658 16° À Fonrezces, pour la sculpture de trois cadres audessus des cheminées de l'appartement de M°° la marquise DE SEIGNELAY ...,.. Meta e ele AR AUS caen TON 22 mars : à La Coste, pour les réparations des vieilles conduites de fer du petit parc de Versailles, .... ag A Le Roy, pour une fouille faite en posant les trois conduites de fer pour la décharge du Dragon..... 38H A River, menuisier, pour fournitures de bois et d’ouvriers pour plusieurs modèles... ,...,,.,..,. 253 7° 30 mars : à La Pcawre, tailleur de pierre, pour avoir retaillé le derrière des tablettes de l'Isle Royale. 2074 15° Au frère Trrre, de Galli, pour cent quatre-vingt-treize bottes de paille longue pour les glacières.... 1464 10° 5 avril : à Hexoco, facteur d'orgues, pour son payement du changement qu’il a fait au Cabinet du Roy à alles nee LA AA E ÉD 60 SU el 98# 17 avril : à Henry, fondeur, pour une cloche de fonte, du poids de 206 livres, rendue et voiturée à raison de DO OR ie due sans en du ge dk loi os SOON 19 avril : à Guxarr, terrassier, pour cinquante-neuf thoises cubes de terres qu’il a transportées de la cour des offices du Roy à Versailles, à 55° la thoize... 1674 5° 25 avril : à Jouserr !, peintre en mignature, pour son payement d’un tableau représentant la Vertu victorieuse des Vices, d’après le Corrèce.............. (4oot) L may : à la veuve Le Mamx, fondeur, payement de deux robinets, de huit pouces de diamettre, pour les conduiées de Drianon, ss vdi géo dre cos. 1813 15° À Frans, jardinier, pour avoir fait labourer, semer et arser dix arpens de terre dans l’enceinte des pallis de la faisanderie de Vézinet.. ............... 1264 10° À Dior et Bonnesgan, autres, pour six cent quatre-
* En marge de cet article, on a écrit nulle et la somme de 4oott est barrée.
vingt-treize bottes de buys, nains et de bois, pour planter les deux nouveaux parterres près l’Orangerie de Ver-
SAilod ini - sation sas Lee semi 4° À Liuer, pour chevilles de batteau et clouds de charreltes qu’il a livrez pour la grande aisle. .. .. 1658 6°
7 may: à Taurer, horloger, pour payement d’une machine qu’il a faite pour les éclipses.. . .-....., 2500 10 may : à la veuve Le Maire, pour quatre soupapes et trois robinets de cuivre pesant 952 livres.. 869 4° A La Laws, jardinier, pour labour fait pour planter des arbres en divers endroits du chasteau de Saint-Geroi on Dave du GE one me . 144 8° À Louis Germain, pour achapts de chèvrefeuilles et giroflées doubles pour le petit parc de Versailles et Jardin du Roulle...... dus JM dun se AO 42° 11 may : à Le Vasseur, terrassier, pour rigolles qu’il a faites pour la conduite des eaux du réservoir du Chesaie as d4 se me en ah ep ae e sonaminai ASOBERS 10 17 may : à la veuve pe La Noue, jardinier, pour 66 thoises et demie cubes de fumiers qu’elle a fournis et voiturez au nouveau polager...,...,...,.... hat À la veuve Brgcis, autre, pour 53 thoises idem. 318# À Loucar», autre, pour 6 thoises un quart cubes oui de de de de ON Le dote ù 0 AT: 40 Au s° Fossier, garde-magasins, pour son remboursement des menües dépenses qu'il a faites en 1681 pour les Béatimens sus eeuuoses us 87018
À Ricnow, voiturier par terre, pour les ouvrages de marbre qu’il a voiturez de chez les marbriers aux magasida de MO, 4 unies tie EN 5:
À Limer, marchand, pour clouds et chevillettes de batteaux qu’il a livrez depuis le 23 janvier dernier jusqu’au 17 de cemois 4 us qqs:
À Jozun, autre, pour dosses de batteaux pour échafauder les sculptures de la grande aïle........, 8954
À Pierre Groux, voiturier par eau, pour vingt-quatre pierres de Trossy qu'il a livrées pour faire les vingtquatre figures de la grande aisle. ....... se 0 DO
À Ricmon, pour les blots de marbre qu'il a voiturez dans les magazins, depuis le 15 aoust jusqu’au 17 sep- TU D dr Pen nine sde sta durs 3478h
À Pasquier, serrurier, pour deux mille cinquante visses pour les moulins de Versailles. ..........,. 307 10°
À Duran, lerrassier, pour le rétablissement du conroy des réservoirs derrière la Grotte......... 7ot 12°
À Baprisre Tusy, sculpteur, pour celuy de la France Triomphante, du petit parc............,..... a80t
À Besnarp et consors, jardiniers, pour ouvrages et
fournitures par eux faits dans le jardin de la Bibliothèque du Roy à Paris........... rt... ait ag 6"
24 mars : à Dior et Bonngsgan, jardiniers, pour deux cent quatre-vingt-seize bottes de buis et quatre-vingt quatre bottes de tins pour les deux parterres prez l’Oran-
genie... sn. RAR ONE SE 158 15° À Fowrezce, sculpteur, pour rétablissement des figures d'animaux du Labyrinte . ...:...........; g1# 10°
A Rousseau, tourneur, pour pomes par luy tournées pour mettre sur les treillages de la Salle du bal. 4oït 4° A »e Lorwe, charpentier, pour un roüet de neuf pieds de diameltre pour la machine de l'abbé pe Guiene.. RS ER ER ER OL RSR 5 2184 A Buxez, terrassier, pour fouilles en divers endroits du Chem: tonmenuns ti CRAN niv 270 9° 3° A Fenor, pour ce qu'il a payé aux mariniers qui ont ramé sur le canal........ Rs Un be de . 227 À Le Roy, ee pour le Dit obitns de l’avantcour du chasteau............ DE ou Fo 189 5° 64 A Le Cour, autre, pour idem........ . 5ot 6° 10° 31 may : à Rousseau, cordier, pour cordes par luy fournies au Cheny et à la petite escurye... .... 364 6° A Prevosr, balancier, pour avoir racomodé les poids et balances à pezer le plomb et le fer... ........ 45 À Gauray, menuisier, pour divers ouvrages qu’il a fournis au chasteau de Versailles depuis le 17 febvrier LOT LA TA TR AN NET EST 3154 19° 7 mars : aux nommez Mouin, pour trente-trois muids et demi de sable de rivière pour le petit parc. gai 2° 6t A Denons, jardinier, pour ouvrages. qu’il a faits d’augmentation aux deux parterres prez l'Orangerie... 160 A Picxor, jardinier, pour cent quarante-neuf bottes de buis nain pour les Sources... ....... tee 59 12° A la veuve Br£ey, pour cent soixante-seize charretées de menus fumiers et 13 toises de grand pour le jardin de l'Orangerie............ déni dt de ADBEs-0! 14 juin : à elle, pour trente-trois toises un tiers de fumiers qu’elle a acheptez et voiturez au Potager. 200 À la veuve CrarLemAGNe, pour 3 toises un liers cube idem ,à.61 Ja toise,...4, sise deb Ba duuteh 204 À Mans, serrurier, pour ouvrages de serrurerie pour trois équipages de l’estang prez Roquancourt.... 1454 A Gascoin, ferblanier, pour vingt bouquets de feuilles et fleurs de laton pour les bassins des Trois fontaines dans de petit parc. ..:4.,..:..ees. PRE es upon À Jacxain, charon, pour soixante-dix barres qu’il a
fait pour séparer les chevaux de la grande Vennerie du Roy, au Chenil . . ... ARE D TEE ARTE NL à Bat 10° A BounsauLr, terrassier, pour rehaussement des grosses
recoupes de l'allée autour de la pièce au bas du Dragone FE OS ARR A LE ne PS ... Gogt 4°
A Le Cour, autre, pour fouilles et transports pour 293N 15° : à Rosizcar» et Jeou, doreurs, pour avoir doré les tringles de la gallerie et dix petites poulies. 154
28 juin : à TauiLceau, jardinier, pour deux cents pieds d’ormes pour planter dans les advenues de Marly à Ver- DAMES ES REA RAR EUR ER A rm
À Le née) sculpteur, pour benoit des ornemens de sculpture des lucarnes du chasteau de Ver- Fi (ESA RO EEE ARR SRE RUES SR Lune à ami it
A Louemarp, pour cent bottes de paille longue pour les réparations de la couverture de chaulme des escuries
remplir les trous autour du Manège........
21 juin
des gardes du corps......... ASS MER . 5ot L' juillet : à luy, pour 31 toises æ fumiers fournis au Potager en 1681 ...... Pub PEL AIN
5 juillet : à FLeury, cordier, pour cordes aux greniers de la petite escurie......... JUPE DEC 139 19° 12 juillet : à Dunaxp, pour ouvrages de conroy et transport de terre sur la chaussée de Clagni. .... 245k 19 juillet : à Jacquin, pour chariots et eschelles qu’il a fourni pour l’Orangerie de Versailles. . . . 1551 8° A Lacuk, pour goudron, arcanson et autres fournitures 997% 6° 23 juillet : à pu Cors, menuisier, pour bois par luy
pour les vaisseaux du canal.......... Rs fourny pour faire les échafaux des sculptures de la grande aisle du chasteau de Versailles... .......... 296K 2° 26 juillet : à Le Cour, terrassier, pour port de terre et sable de rivière dans le Manège derrière la grande CBCUTIG en + se ee » » « MEN era set e pe 5764 À Moniser et autres, voituriers, pour 151 muids trois quarts de sable de rivière pour le petit parc. 303 17° 6° A Pasquier, serrurier, pour douze cents visses pour les moulins de Versailles. ......... Hhelriit 18ott 1° aoust : à Barziy, peintre, pour avoir verni quatrevingt-un vazes de cuivre pour mettre au Parterre d’eau
de Versailles 40 0 ds en ss ne .. 194 À luy, pour avoir peint en bronze vingt-sept bassins de plomb de l'Isle Royalle............ NT 5g4tt
À Jouun, pour dosses de batteau pour les réparations des escuries des gardes du corps et des moulins de Satori. PR LOU Ja UNE TO SLR Eng
A la veuve Brecy, pour soixante-quinze voyes de fumier qu’elle a voituré pour les nouveaux parterres.. 754
5 aoust : à la veuve pe ra Mare, vitrier, pour réparations à l’hostel de Vermandois.............. 35 8°
À MancanD, paveur, pour ouvrages el réparations. . . ne ED pe E NSERUeS ett A D"
À Gopiexox, serrurier, pour ouvrages idem... 4534 5° À pu Cors, menuisier, pour idem. ......,.. 1598 4° À Gianni, dit Le Boureuienow, charpentier, pour réparations: Men ANNE, 2 52 rte À Bessin, couvreur, pour idem... ....... 978 19° À La Coste, pour réparations aux conduites de fer de Satori et ailleur Nu di Buoft À Grenier, sculpteur, pour une figure de pierre représentant la Poésie et trois testes de femme à la grande aisle se RE AR LL Si got À Hozzanve, serrurier, pour ouvrages en divers endroits du petit parc. .............,... Sol 19° 6° À Vazzeran et Lucas, serruriers, pour ouvrages faits au Chieny ed 10924 a aura 17114 3° 6° 9 aoust : à Bonneuer et Le Moyxe, peintres, pour ouvrages aux chassis des portes du grand escalier. . 4854 À eux, pour idem aux desseins du fauteuil, dais et sièges phians: dut Roye ea dia a ot À Bapnisre, fleuriste, pour tableaux au petit appartement de M°°1a Dauphine... ,.,,,:...524,,4:800t Aux BouLoëxes, pour deux tableaux pour la chapelle
du chasteau. . : : Haas ee te ee SN G Of À Tozcé et consors, pour 371 muids de sable de ri- VOTE Ne A NE ae niet eus, Qi ne 67
À la veuve Le Mame, pour un robinet de cuivre d’un pied à la fontaine d’Apollon ..........., 9711 14° 13 aoust : à Guyan», lerrassier, pour fouilles de terre aa Sale Abel RER to" À Gauray, menuisier, pour ouvrages en divers en- MR Ludo ee a ne Data” À Haurewrs, pour ouvrages au petit parc... 68 2° À luy, pour bonnes terres à l’Isle Royalle. .. 15ott 2° 18 aoust : à Carrient, sculpteur, pour onze houppes de métail pour les lanternes des galeries de la grande DR a dd cd le Ci A À Cuccr, fondeur, pour ouvrages de cuivre aux bordures de quatre tableaux au chasteau. ...... 3184 18° À luy, pour rétablissement aux ouvrages de bronze des portes et croisées du chasteau............. 5384 0° 20 aoust : à Jeax-Baprisre p’Asr, le Romain, pour avoir réparé la peinture de treize tableaux au chasteau de Vorllar, n. Uiiun o0tl Au s° Fossier, pour son remboursement des perches de chastaigniers et de trains par luy envoyez à Ver- Siege se bide Dao Et brranoianin sm dau votes BOOM 1 08 22 aoust : à Dezeusrres, serrurier, pour tirefonds qu’il a fournis à la grande aisle.....,........ 16at
23 aoust : à Henry Derens et consors, pour sable de
rivière amené de Saint-Cloud dans le petit parc de Ver- SMS. 1. SR M GE a 5° 31 aoust : à CHAsriILLON, graveur de planches, pour six planches de différentes plantes qu’il a gravées pour l’Acadérnie des:setences. ia ana as dues ettiott 1 septembre : à Le Move, peintre, pour son payement des ouvrages de peinture en marbre qu’il a faits aux cheminées de la grande aisle............ .. 99! 6 septembre : à Cozcnor, jardinier, pour 63 muids de sable de rivière qu’il a fourni au petit parc. 1574 10° À Marerer, pour 143 muids de sable de rivière qu’il OUR A Es APS TT NES URSS NYa Ps SM: 07 À Mazver, charpentier, pour 113 pièces trois quarts de bois fourni pour l’estang de Trapes.... 22094 17° 6° 8 septembre : à PapeLain, ramoneur de cheminées, pour celles qu’il a racomodées tant aux appartemens de la grande aisle qu’à ceux de la Surintendance. ... 1334 À Dezeusrres, serrurier, pour ouvrages faits pour arrester les ornemens des lucarnes dans la cour du chasea es perte neuresraet se de TU HNO" À Aucé, charpentier, pour ce qu'il a fait au rélablissement des monumens des pompes........ 3o4it »° 6° 12 septembre : à La Baronnière le fils, pour dorure par luy faite à une des grandes lucarnes du chasteau de Versaiies Die RE Ron ne Soft 13 Septembre : aux nommez Liarps, taupiers, pour 1934 taupes qu’ils ont prises dans les jardins des Maisons Royalles pendant le quartier d’avril dernier. 338# 9° 14 septembre : au s° Jamin, pour remboursement de la dépense qu'il a faite à faire nettoyer la Surintendanee pendant que Monseigneur et Madame la Dauphine y ont JOBS ae een 0. AUTRE 4968 20 septembre : aux nommez pe Rancy, Trorix et autres jardiniers, pour tins qu’ils ont fourni pour Trianon, DO URENN PPE CAT TV PES) pSsoeva roue HG À Denonrs et consors, pour avoir planté des tins pour former les parterres dudit jardin. . ... ARRETE ET OU À La Coste, pour vieilles conduittes de fer qu’il a revd ot TEposC to SU es NN IV 380 À Derer et consors, pour sable de rivière qu’ils ont voituré pour le petit parc........... sos. 5581 15" 27 seplembre : à Masse, chaudronnier, pour arrouzoirs qu'il a fournis et racomodez pour le potager de
Versailles ne he re NUE PAL er eus ES AE 298 ON À luy, pour deux bassins de chaudronnerie de cuivre rouge pour la fontaine du grand escalier. ...... 144
& octobre : à Hauzran, terrassier, paiement des terres qu'il a enlevées dans l’advenue de Paris au long de la grande escurie de Versailles. ............. 118 gs
al COMPTES DES BATIMENTS DU ROI. 219
A BranLarD, pour 2750 carreaux de fayance pour la cascade de Trianon, ..... ADP TT abs et MED 11 octobre : au s' Norrer, pour adjustages et robinets de cuivre qu’il a fourny pour les fontaines de Versal sue Luinenre Re TPE PR Le À Gisor et consors, pour sable de rivière qu'ils ont livré dans le petit parc de Versailles. ......... 645# 25 octobre : à Bouper, pour 74 contre-cœurs et 23 costiers de fer de fonte livrez au port de Marly pour Ver- 1478 11° A Rarnow, voiturier, pour la voiture d’iceux... 7oît
saules: ue: Bi nu Dh et DER seras
À Duez, pour avoir rétabli le ciment de l’aqueduc audessus de l’Orangerie.. . ...... nas MORE is 100) 25 octobre : à DuranD et consors, pour nettoyement des réservoirs derrière la Grotte. ............ 1 86H 1 novembre : à la veuve Brecy, pour 54 toises cubes de fumier qu’elle a fourny pour l’Orangerie..... 3a4f À Czauve Inçour, pour six cents bottes de roseau pour couvrir le magazin des illuminations de la Ménagerie, à Versailles . ....... ir D pa her RER 454 7 novembre : à Duran», pour avoir netloyé le Parterre d'eau. 0. hair den sde che die hate À DesouareLzes, pour les terres qu’il a transportées à la rampe du parterre à costé de l’Orangerie... 68 15° 15 novembre : à Furer, serrurier, pour ouvrages faits au-choblodi.. 2 deu ane ad ts ou tials .. 658 À Baupouin, corroyeur, pour peaux de vaches qu'il a livrées pour les pompes de Versailles. ...... .. 2964 29 novembre : à Le Roy, pour avoir voituré 83 contre-cœurs de fonte du port de Sève à Versailles.... 72h A Le Ccerc, charpentier, pour rouets pour la machine de M. l'abbé pe GUIENNE. ,....,.,... 40e, s10a0t À Duvaz, vuidangeur, pour vuidanges et dégorgement de fosses au chasteau de Versailles et lieux dépen- HR MCOIUY Lie Hoi eu :.... 456 13 décembre : à Le Czerc et son compagnon, pour journées par eux employées à scier du bois pour les vais- PRO Le hits SUN dé dd sue ne DOI A Lançevin, pour six cents bottes de rozeaux pour couvrir les magazins d’illuminations du costé de la Mé-
D eat anus Vu à HOT GRAN MP CCU PR 45 À MaxwrarD, pour bois de charpente par luy fournis pour les pompes de Versailles. ........, né dir VELO
20 décembre : à Jean Le Drus, charpentier, pour vingt pontons de bois pour mettre des nids de cigne le long de la rivière de Seyne......... si do
vie 2108 À Rosizzarp, doreur, pour tringles de fer par luy dorées au feu pour le chasteau de Versailles. . .. 1921 13° 3 janvier 1683 : au s' Houasse, pour remboursement
de port de tableaux et bronzes du cabinet des tableaux, de Paris à Versailles. ......... RE se d8 ft 45:
À Pargzan, pour 482 cheminées qu’il a visitées au chasteau de Versailles en 1682 , à 5° pièce, et du plastre MOttE + ENST DT RSI CO RNR 300% 10°
Somme totale de ce chapitre. 91838 3° 1°
NOUVELLE CHAPELLE DE VERSAILLES
25 janvier-11 octobre : à Mazeue et Jouvener, sculpteurs, sur leurs ouvrages (15 p.)........ ... 93004 25 janvier-27 avril : à Missox et Dersais, marbriers, SUD ABHRA OUVTAG ES LE D here sondages nes ee 3900f 15 mars-13 septembre : à River, menuisier, sur la chaise à prescher et autres ouvrages (7 p.).... 64oot 1° novembre : à luy, sur les deux oratoires de menuiserie faits pour la Reyne dans la tribune de la cha-
PER Rio AE date Vale Mrs 1200 25 janvier -8 mars : à River et Mumescen, menuisiers, sur leurs ouvrages (7 p.)..-:...........,.. 5900 25 janvier-27 avril : à Lucaer, serrurier, sur la porte de fer qu'il fait (5 p.)....... esse APR 2hoott 15 febvrier : à Bouper, sur la porte de fer qu'il fait pour mettre une des croisées de la chapelle... .. Looft
15 febvrier-8 mars : à Mamie, serrurier, sur la grille et porte de fer qui doit fermer la cour de la chapelle
RS ep PRE TL ER ES HORS DU 800 15 mars : à Desroziers, doreur, sur les peintures qu’il MR TR PO TPE LS ER 300h
22 mars-10 may: à luy, sur ses ouvrages à la nouvelle chapelle du château de Versailles (8 p.).. 5ooot 22 mars : à Ricuarp et Francarr, peintres, sur la déco-
ration qu’ils font à la gallerie de la chapelle. . ... 300t
8 avril : à Bun', serrurier, sur la grille de la cha-
Herr iivan tanins tuent ARTE NS e 6ooït
1° octobre : à luy, sur la croix qu’il fait pour mettre
sur la chapelle... .... RS Made ee ED ANS AR 300 Somme de ce chapitre... .... .. 36800
GRANDE ESCURIE
Aux cy-après dénommez qui travaillent à la grande escurie, sçavoir :
30 janvier— 11 décembre : à Bourvow, apareilleur, à comple sur sa maçonnerie pour les réparations (25 p.). NE SM due PEACE ER ER Re 62300
1 Ce nom est écrit tantôt Bzin, tantôt BELaIn.
ANNÉE 1682. — LOUVRE ET
10 septembre 1682-3 janvier 1683 : à luy, sur l’aquedue (13: p.}:: 5 Mes 8350ott 30 janvier : à Jaques Miner, bourlier, pour quatre
seaux de cuir pour servir aux deux puits......... Bot 30 janvier- 2 novembre : à la veuve GruDé, vitrière, sur ses ouvrages (9 p.).................... 64ot 19 febvrier-7 novembre : à Cousran, menuisier, idem
(SD ALES. JUN RSR AE Eire 11508 12 febvrier-11 avril: à Davienon, menuisier, idem RE ER NAT AE HT RAS RUN Ra DS SA de het ADI
17 febvrier- 20 novembre : à Gervais, serrurier, sur le gros fer qu’il fournit (15 p.)............. 9790 20 septembre : à luy, sur le balcon du manège de la prandeéstnrie. À, LS MUST ON RS ONE not 1° mars: à Varisse, ramoneur, pour soixante-trois 25 4° 2 mars: à Jaques Guémn, plastrier, en l’acquit des uommez Vieneux, Le Coeur el Manrrin, entrepreneurs, pour les plastres qu’il leur a fournis... .,.. 1944# 10° 5 avril-17 octobre : à Duvaz, couvreur, sur ses ouvrages (4 p.)..... entra RS DO" 17 avril-6 décembre : à Laporte, charpentier, idem (PRO RAS NN LR RC ET M boit 17 avril: à Le Lou», sur l'impression qu’il fait à la voue de la chapelle; 35 Autre Got 25 avril : à Grower, pour cent quatre bares de bois de brin, de 8 pieds et demi de long, dont soixante-douze pour la grande escurie et trente-deux pour Clagny... 57H 8°
cheminées qu'il a visitées et ramonées. .......
6 juin-27 décembre : à Barr, greffier, sur ses va-
cations et tôises (B:p5)2 1,42 .. 7bott 19 juin -27 décembre : à Cnarcor, plombier, sur ses réparations. (A pis ne rte dde eh DDR
2 juillet-6 décembre : à Jomarr, sur ses journées à pezer le fer et le plomb (4 p.)............... hoot 10 octobre : à LE Grain, pour avoir dégorgé les tuiaux de descente/des aysances. , .,..,......., 4,41 ds go! 14 novembre 1682-3 janvier 1683 , à Férix Gimarpin, dit Le Bourçuiexow, charpentier, sur sa charpen- Brie (SO Dai RU ee TS Sete 14 novembre-20 décembre : à Mancman», serrurier, sui pes ouvpages (4 Di): 0, use, ... 86of 20 novembre 1682-3 janvier 1683 : à Marcnan, paveur, pour rélablissement de pavé (3 p.).... 130of 11 décembre : à Le Cours, greffier, sur ses vaca- MEMBER ae A Et ne ht VU ta ef 27 décembre : à la veuve Porrert, pour deux auges défpiermei ss us MU Roi
À RaniGgois, menuisier, sur ses ouvrages. ,,., 120
AUTRES MAISONS ROYALES
8 janvier 1683 : à Goparr, vitrier, sur ses ouvra- Hein
Somme de ce chapitre... .... 273971 2°
Pour la continuation des bastimens du Louvre. 100000
29 mars : à Vanisse, pour les ouvrages de maçonnerie et pour les visiles el ramonages de cheminées au chasteau du Louvre, à l'appartement de Madame pe Tiance et quirest en Nr Us dt, Re M DUO D OP
18 aoust- 25 octobre : à Prépor, sur ses ouvrages de maçonnerie et réparations aux Tuileries, à la grande escurie et Palais-Royal (2 p.).............. 1000
18 aoust-25 octobre : à Marmieu et Par, sur leur maçonnerie au Louvre, à la Bibliothèque du Roy, rue Vivien, à l’hostel des ambassadeurs et chasteau de Ma- FES AR PNR LAS TE MN né os 7e 08 AGO
18 aoust : à HancLarD, sur idem au chasteau et murs du parc de Vincennes (1 p.)............... . boot
18 aoust-25 octobre : à Bricar, charpentier, sur ses réparations au Palais-Royal, pompe du Pont-Neuf et chasteau de Vincennes (2 p.).......... .... 1000
18 aoust-25 octobre : à Tanwevor et Maucé, menuisiers, sur leurs ouvrages au Louvre et au chasteau de Vin- CORDES CAN). ee RS US ed pue Era à ete er D OO
18 aoust-25 octobre : à Le Roy, autre, sur ses réparations de menuiserie au Palais-Royal et à la grande es- Ge CAD RS a LAN T en Goott
18 aoust-25 octobre : à Lucas, serrurier, sur ses ouvrages au Louvre, Palais-Royal et pavillon des Tuilleries CE A PÉPS NE PPA LE PARE A ERRS . 6oott
11 octobre : à la veuve Jaquer, vitrier, sur divers ou-
19 octobre : aux serruriers qui travaillent aux serrures des Maisons Royalles sous le s° Dongay, à compte de leurs
Vrages........ in eo nie deal este ND 0e à …...
PE ON AS a Niels FT OOON
25 octobre : à Jawson, sur la vitrerie du Louvre et
NN ae QU gs CRRAAOU -.. B061
À Acsay, sur le pavé des Tuilleries. ........ hoot Somme de ce chapitre. ........ . 7926#
COLLEGE ROYAL ET LA BASTILLE
22 mars : à Ausry, paveur, pour les ouvrages qu'il a faits en 1681 au Collège. ............. 159 11° 3° À Preno, maçon, pour idem. ......... :. 193" À Cvequin, charpentier, idem....,........ 6oott
À Jean pu Mas, peintre, pour son payement des im- ,
pressions qu'il a faites à la Bastille sur unze affus de
Canon AND INR RES SRE ASS SAT A 54
ORANGERIE ET PÉPINIÈRE DU LOUVRE
25 janvier-12 novembre : à Louis Germaix, pour remboursement de ce qu’il a payé pour achapt de fumiers et autres dépenses extraordinaires pour la pépinière É SE RE es 2954 11° 10°
a febvrier - 29 novembre : à Mazuer8e, vannier, pour plusieurs masnes qu'il a fournies pour lever les ifs, piscéas, et antres arbrisseaux aud. jardin, pour ceux des Maisons Royalles (3 p.).......... Fort à 1144 14°
er
1% mars : à Anrone Brosse, pollier, pour polz de terre fournis pour led. jardin depuis le 23 juin 1681 jusqu’au 23 febvrier dernier............. 310 10° 5 avril-27 décembre : aux ouvriers de la pépinière (D Ds heretee delete parer? 5360 18 juillet: à Curesriex, laboureur, pour soixante-quatre chartées de fumier consommé............... 110 a5 octobre : à Gronces Fenner, sur les ouvrages de maçonnerie, menuiserie et serrurerie qu’il fait... 300 1 novembre : à Anroie Cozras, pour soixante-treize thoises et deux tiers cubes de grand fumier pour couvrir les oignons et plantes de fleurs. ......... 589tt 6° 8°
Somme de ce chapitre. ... 10769 2° 6°
VAL-DE-GRACE
Néant.
GOBELINS ET LA SAVONNERIE
7 juin-6 décembre : à Yvarr, pour les desseins et peintures (8 pi... gg4of 19° 7 juin-6 décembre : à Janss, tapissier, pour l'ouvrage qu’il fait sur quatorze pièces de tapisserie de haute lisse
Lo A A te roue Die ares 16000f 19 aoust : à luy, sur dix-huit pièces de haute lisse. . ANR SCD A be) AUS AR Ve MONS CU
19 aoust 1682-8 avril 1683 : à luy, pour ses gages de l'année 1008 (a ph header see 1501 7 juin-6 décembre : à Lerssvre, tapissier de haute
lisse, pour l'ouvrage qu'il fait sur neuf pièces de haute (HO PU Di REP RENE ER SA ARS DUT 9000
19 aoust : à luy, sur quatorze pièces de haute lisse. . Et SE ROIS ARR Me DEN VU OR 7"
19 aoust-6 décembre : à luy, pour ses gages de 1682 (apres UNIS PÉPÉFPOE set era 150ft 7 juin 1682-6 décembre : à Mosin, tapissier de basse lisse, pour l'ouvrage qu'il fait sur huit pièces de
basse lisse (D pb Mh ice sut 152174 19° 4° 19 aoust 1682-8 avril 1683 : à luy, pourses gages de 1683 (sphere... 1508
19 aoust-6 décembre : à La Cnorx, tapissier, pour l'ouvrage qu’il fait sur cinq pièces de basse lisse (3 p.).
DS ed IE Le D NA US 21e le detie de Lee 1 de 1e Le le de 7950tt 1° 9° 19 aoust 1682-8 avril 1683 : à luy, pour ses gages de 1682 (2 p.)..... ADO ET N 2 AU SOIR D 100
7 juin-6 décembre : aux deux Florentins qui travaillent aux pierres fines manière de Florence, tant à compte de leurs appointemens que pour journées d’hom-
mes et ustencils (3 p.).......... da 454 DA D 37 7 juin: à Taomassin, peintre et dessignateur, pour S0S PAGES... sers sssnsessresese 2704 7 juin-6 décembre : à Larrieny, dessignateur, pour ses pages (3 p.)....... FA A PRE AU PERRET 300 7 juin-6 décembre : à CLÉwENT, chirurgien des Gobelins, pour ses gages (3 p.)...... SEA PERS LE Loot 7 juin 1682 -3 avril 1683 : à Kercove, teinturier, pour ses gages (5 p.).................... 1600 7 juin-6 décembre : à Tréuer, jardinier, idem (3 p.) A RE AA CR EE dE NE ARR nt RU LRO Loot
A la veuve Barreau, portière, idem (3 p.)... 3008 À Rocnow, concierge de la manufacture des Gobelins, DUT GR RTE OR ET ONCE PE 1200 À la veuve Lourper, tapissier, pour quatre-vingt aunes d'ouvrage de tapis de la Savonnerie, à 1651 l’aune (0 PONT PANNE SEE ES RE ESS 132001 À Durowr, tapissier, pour cent douze aunes de tapis de la Savonnerie, à 1654 l’aune (3 p.)...... 18480ott A Ramonnox, peintre et dessignateur, pour ses gages (a Dhs secsre DA ee ide Mae SN ae taie 8254
19 aoust 1682-53 avril 1683 : à pr SÈVE, peintre pour les histoires, pour ses gages de l'année 1682 (9 p.)
UNS CU Dee D ne FR L TER FA EN NEN se De UT 2008 A Ancuier, peintre pour les ornemens, pour ses gages CN RE eo APS ES Pre 200
À Houasse, peintre pour les animaux (2 p.).. 200f À luy, pour le soin qu'il prend des tableaux qui sont
dans l’hostel de Grammont, idem (2 p.)....... 300 À Barnisre, peintre pour les fleurs (2 p.).... 200 A Roussecer, graveur, idem (2 p.)..... \r sr 800" A Vernier, peintre, idem (2 p.)........... 200
A Fayerre, brodeur en figures, idem (2 p.)... 150 À Bazaxn, brodeur en paysage, idem (2 p.)... 150f
ANNÉE 1682. — TUYAUX DE FER DE FONTE, ETC
6 décembre : à luy, sur ses broderies à une pièce de tapisserie représentant une manière de prendre des oy-
seaux au Pa Mens... hook 19 aoust 16892 -3 avril 1683 : à Le Crerc, dessignateur et graveur, pour ses gages (2 p.)......... 300 À Boxnemer, ayant soin de la conduite et instruction des jeunes estudians, idem (a p.)............. 300 Au s° Ferré, ecclésiastique de la paroisse Saint-Hypolite, qui fait le cathéchisme (2 p.)........... 150
Au père Anroixe Bozpuc, religieux flament de Picpus, -
pour le cathéchisme aux ouvriers flamens (2 p.).. 100
Somme de ce chapitre... 1277058 19° 5%
TUYAUX DE FER DE FONTE
CUIVRE ET PLOMB
18 janvier 1682-13 janvier 1683 : à Viry, plombier, sur ses ouvrages de Versailles (48 p.)....... 88200 18 janvier-9 décembre : à Bouper, sur les tuyaux de fer de fonte qu’il doit livrer pour la machine de la rivière de Seyne (8 p.).......... Pr .. 15300f 5 juillet : à luy, sur ses luiaux de douze pouces de dames. ns as eee naine die de 2000H 9 décembre : à luy, sur les contre-cœurs des cheminées qu'il fournits sas RON PA te RE 1000!
25 janvier-31 may : à Cuccr, sur deux cabinets qu’il faitipour le Ron (pie er seu dia 3000 12 avril-20 juin : à luy, sur les tringles dorées pour arrester les glaces des croisées des grands appartemens du:chasteau (hp il ss de Ont 22 aoust : à luy, sur ses ouvrages de cuivre doré des cabinets et entresol de Monseigneur le Dauphin à la grande aisléi in audi ds es ne . 8oott 1° febvrier-30 aoust : à Desvaucoixs, sur ses tuyaux de fer pour la nouvelle machine de la rivière de Seyne Ca NO tn .... D22oot 27 avril: à luy, sur ses ouvrages du petit parc de Versailles is. ia hu à cp état dat OT 1900 14 juin : à luy, sur ses conduites de six ct huit pouces pour le bassin du bas de l’Orangerie.. ......... 500f 13 septembre -29 novembre : à luy, sur ses ouvrages aux conduites et réservoirs du Chenay (11 p.). 32000 6 décembre 1682-3 janvier 1683 : à luy, sur ses conduites de fer pour la fontaine de la décharge du canal (opel dt ses St tas de sm as .. goooft 1° febvrier : à Massezix, chaudronnier, pour les ornemens de cuivre qu’il fait pour le chasteau de Versalles. 4 nl ANR de pda 1000!
22 febvrier-5 juillet: à Le Mare, fondeur, sur le
corps de pompe qu’il fait pour la machine de M. l'abbé Dec Gone (Oo) Anis SAN es 3900tt 26 juillet 1682- 3 janvier 1683 : à luy, sur les robinets d’un pied qu’il fait pour les conduites sous le Dra- Sono authes: (A Des 42e ani 2600tt 12 avril : à la veuve Le Mume, sur les soupapes de cuivre qu’elle fournit pour le petit parc...... 1000 1® mars-/A octobre : à Le Nècre!, fondeur, sur les six vases de bronze pour Versailles (2 p.)...... 1600 19 mars-926 juillet : au s° Le Breton, sur ses tuyaux de fer de 6 pouces pour la conduite des eaux de la machine sur la rivière de Seyne (3 p.)...... «.. 3000! 15 mars-27 avril: au s° Mirrouarp, sur ses luyaux de la machine de la rivière de Seyne (3 p.).... 4ooot 14 juin : au s° pe Louvicny Mirrovann, sur ses Conduittes d’un pied pour la chaussée et le haut de l'Isle
Hole siennes due SRE RP Ra 800ît 26 juillet-18 octobre : à luy, sur ses tuyaux pour la conduite de l’allée d’Appollon (2 p.)......... 2500
30 mars-27 juin: à la veuve Azcax et Lucas, sur leurs ouvrages de plomberie aux bassins de l'Isle Royale
(D 0) RTL ARE NS APE PAR AR SRE DELA .. 10700 30 aoust-29 novembre : à eux, sur leurs ouvrages du Por (ons held diet eue, .. 6oooît
13 septembre- 29 novembre : à elle, parfait paiement de six robinets de 8 pouces et de douze de 2 pouces
CPE as ASS ENS REA COR 3839 12° 20 décembre : à elle, pour trois robinets de 8 pouces etrep de a Dons ss Ads 2910 19°
6 may-27 décembre : à Suzemonr, sur les luyaux qu’il fournit pour les conduites des fontaines de Versail- 1 CE DEN es M EM EM UE 000
31 may-30 aoust : au s° BoirzEau, sur ses tuiaux et tambours de fer de fonte pour la rivière de Seyne
(SOA AS MERE SE PI PS PRES 55oot 29 aoust : à Borzzeau et Suzemowr ?, sur les contrecœurs de fonte pour les cheminées... ........ 20001
20 juin-30 seplembre : à LAHAYE, sur ses ouvrages de ?
1 La première fois le comptable a écrit ce nom : Nèone.
? Ce chapitre contient deux articles d'ordonnances qui paraissent compris dans les ordres; mais comme les chiffres ne concordent pas, nous citerons par exception le texte de ces deux ordonnances :
«18 octobre : au s° DE Suzemowr, parfait payement de 3400 19° 6° pour 198 contre-cœurs et 180 costés de fer de fonte qu'il a livré au port de Sève pour les cheminées des appar-
temens du chasteau de Versailles ........... 2400 19° 6° «Au s° Borsceau, parfait payement de 1506 15° pour 103 CONÉré cure AND ES LE, SN ee 5o6tt 15°
plomberie pour la conduite des eaux de la machine de la rivière de Seyne (11 p.).... bre SO 20 juin : au s° CouLow, sur ses tuyaux de fer de fonte re 1000ft 5 juillet : à Denis, fontainier, sur sa soudure à rétablir la conduite de 10 pouces qui va aux chevaux marise ft 4 :
30 aoust : pour achap lets du s° Fossier, garde-magazin........... 6Gooof 8 septembre : au s° Lowsarp, à compte et par advance sur ses tuiaux de fer de fonte. .
L octobre : au s° Lacoste, sur ses tuiaux de fer d’un 20001
25 octobre-20 décembre : à Marquer, sur la conduite de plomb qui va de l’avant-cour aux escuries (TO EEE
1% novembre-6 décembre : à Norrer, sur ses tuiaux de fer de la troisième conduite du Chesnay (8 p.) 9150
rt LS PME das ous + 9300)
13 décembre : à Lanoireau , fondeur, sur ses trophées des salons de la grande gallerie... ....
Somme de ce chapitre...,.. 305104 14°
Pour la continuation de l’Arc de triomphe... 30000
Néant.
Pour la continuation de l'Observatoire... ... 20000!*
14 juin : au s° CouPrcer, pour remboursement des menucs dépenses faites à l'Observatoire pour le mettre en estat d'y recevoir le Roy
25 octobre : à Furgr, sur ses ouvrages de serrurerence À 15 novembre : à Perrin, pour ses ouvrages de peinture et dorure
Somme de ce chapitre.....,.
Pour les graveurs de planches . .. 10000
1% mars : à Bauper, graveur, à compte des planches qu’il grave représentant le grand escalier du chasteau de Versailles ne lu MB0of
20 juillet: à Aupran, autre, à compte des planches qu’il a gravées d’après la coupole de la chapelle de
L septembre-11 octobre : au s° Rogrriers, graveur de
médailles, sur ses ouvrages (2 p.)........... 3000f
Somme de ce chapitre... ....... 83ooft
GRAVEURES DE PLANCHES !.
RECEPTE DU SIEUR CLÉMENT
Pour le compte que le s° CLémenr a rendu de la recepte et dépense par luy faite à cause des estampes du Roy, il est demeuré reliquataire de la somme de......
us 487,46
Par estat de recepte et dépense faite par le s° CLémeNT à cause des estampes, arresté le 6 décembre 1682, dont la recepte monte à ... 24951H 19° 6° et la dépense à 242374 19° 61
le s° CLémenr est reliquataire de ...... 131 13° dont il fera recepte dans le premier estat qu’il rendra, 194 13°
DÉPENSE
Le s° CLéuwenr a payé aux cy-après, du fondz qu'il a entre les mains, sçavoir :
À Bauper, graveur, à compte des planches représentant le grand escalier de Versailles. .
À Evene, autre graveur, à compte de celle qu'il a gravée représentant le Déluge .......
À Picaro Le Rowain, autre graveur, sur celle qu'il a
gravée d’après le tableau appelé le Sillence, du CarAcHE.
pellé la Famille du vieux Palme... ............ oo À Le Cuerc, autre graveur, pour l’entier payement de la planche qu’il a gravée d’après la tapisserie représentant le Siège de Tournay.... no ca OO A Le Paurre, autre graveur, pour l’entier payement de deux planches qu’il a gravées représentant la Fon-
taine des Saints-Innocens. ....... Dot Ho
Somme de ce chapitre
JARDIN ROYAL
Pour l’entretenement du Jardin Royal et des officiers qui
y servent... .... Se our . 24000
20 may: au s° La Faveur, pour achepter les vaisseaux nécessaires pour faire son cours de chimie au Jardin
DA dr ep ermopreenvers
! Ce chapitre, qui se trouve relégué tout à la fin du registre, après les états d’appointements, nous a paru devoir être placé après l'article des Graveurs de planches, dont il forme en quelque sorte le complément.
11 octobre : au s° Manomann, pour la recherche qu'il va faire de diverses plantes pour idem. ...... .. 3oott 29 novembre 1682-21 juin 1683 : au s° Dacquin, premier médecin du Roy, pour ses gages de Surintendant des démonstrations intérieures des plantes et opérations médecinalles au Jardin Royal, pour les années 1681 et 1683. (a pi} se sr Ru dd red ui 600ott 29 novembre 1682-31 juin 1683 : au s' Dacqui le jeune, docteur en médecine de la Faculté de Paris, pour ses gages de démonstrateur en 1681 et 1683 (2 p.)... XSSNN LS AUS Mn Midi sus. ii Jooolt 29 novembre 1683-31 juin 1683 : au s' Façon, médecin, pour ses gages de démonstrateur en 1681 et 1682
(a DR CE Ne h RSil Led eut en 3000 239 novembre 1682-21 juin 1683 : à luy, pour ses gages de sous-démonstrateur (2 p.).......... 2400
17 novembre 1682-21 juin 1683 : au s° pu Verne, démonstrateur, pour ses gages des années 1680, 1681 eb 1682 (8m sus à de dd a alu dia k50oftt
29 novembre 1682-31 juin 1683 : à Pierre Brau- PRÉ, garçon de laboratoire, pour ses gages des années
1681 et 1682 (a p.)..... Ml CRU are das hooft
29 novembre 1689-21 juin 1683 : à Jean Rewy, autre
garçon, idem (a p.)...... NUS NIS nd ue eine Boot Somme de ce chapitre......,.. 21900
ÉGLISE DES INVALIDES
Pour la continuation du bastiment de Péglize des Invalides anus sance RE CD AN ET Me ee ent 100000 26 mars-6 décembre : aux entrepreneurs de l’éplize des Invalides, à compte de leurs ouvrages de maçonnere (18 pihrhssrrriiannuesn MAT Le 87000
LOYERS DE MAISONS
Pour les loyers de maisons. ...........1. 10000
6 septembre : aux enfans du s’ Pgrir, controlleur des Bastimens du Roy, pour une année et demie, escheue le dernier juin dernier, d’une maison sçize à Versailles à eux appartenante, occupée par le s° LerEeBvre, controlieur déud, Bastinbns. 44. ins 44 dh 4 + 1800
21 janvier 1683 : aux principal, procureur et boursiers du collège de Cambray, pour leur dédommagement des bastimens obtenus pour la construction du Collège Royal, pendant 1682.........., dédie 1180
24 janvier 1683 : au s° pe Porrrincourr, pour le loyer de sa maison occupée par la grande escurie du Roy pendant Fannén a6d Li Lo30ot
2 febvrier 1683 : au s° Hosnier, pour le loyer de la maison de la rüe Vivien, occupée par la Bibliothèque du Roy péxidant 168a,,,455 au ne 2000ft
À M. le Coadjuteur de Roüen, pour le loyer de sa maison occupée idem pendant l’année 1682.... 3000
18 febvrier 1683 : au chevalier Houez, pour le loyer, pendant 1682, de deux maisons occupées par les Mous-
quetaires , sçizes à la Halle-Barbier, .......... 36oit 18 febvrier 1683 : au s° Rocer, pour celuy de deux PER RES AS RER ER a PE AS ES NO A NC +. 36ott À la veuve Massonxer, pour deux autres ..... 360 Aux héritiers de la veuve Perrier, pour le loyer en 1682 de dens'autés.. nel ur ire 5oott À la dame p'Asrry, pour deux autres........ 5oott
2h febvrier 1683 : à la dame Connuez, pour le loyer de neuf maisons occupées par les Mousquetaires, à raison de 180% par chacun an pour chacune. ....... 1620
Somme de ce chapitre... ..,... 15710
PALLAIS-ROYAL
Néant.
Pour les ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, plomberie, menwserie, marbrerie, sculpture et autres ouvrages pour achever entièrement les quatre pavillons attachez au chasteau de Saint-Germain . . . ... 451900
MAÇONNERIE
1° febvrier 1682 -3 janvier 1683 : à Trévenor et Le Maisrre, sur la maçonnerie des deux nouveaux pavillons en face du grand parterre (48 p.)...... 171000 1* febvrier-6 décembre : à Anroive et JEAN D LA Rue, sur la maçonnerie des deux nouveaux pavillons en face du Cheny et de l’abbreuvoir (44 p.).... 164500 11 octobre 1682-3 janvier 1683 : à Levé et De Coste, par advance sur le nouvel abbreuvoir du chasteau CP ee A de 34o0oft
Somme de ce chapitre....... 338900
CHARPENTERIE ET COUVERTURE
15 febvrier 1682-3 janvier 1683 : à Auger, charpentier, à comple et par advance sur ses ouvrages des nouveaux pavillons (36 p.)............... 607001
12 avril 1682-3 janvier 1683 : à la veuve Laver,
sur la menuiserie qu’elle fait au pavillon de la Reyne (dg pi} en de PORN UN ao 12 avril-20 décembre : à VgiLzer, sur sa menuiserie du pavillon en face du jeu de paulme (7 p.)... 4hoof 12 avril 1682 -3 janvier 1683 : à River, sur celle du pavillon de M°*° la Dauphine (15 p.)......... 98oot 12 avril: à Carec, sur la menuiserie du pavillon du ITS AMAR RS ES MR SAN MAR es NES di 26 avril 1682-3 janvier 1683 : à Care et FonvieLze, SUR PAT D) eat Ua eiLusec eee 700!
12 avril-20 décembre : à Niver, sur sa menuiserie de
la Salle des ballais (8 p.)......
Somme de ce chapitre......... 41300
SARA RAS RS ARE SE Dar Lu
SERRURERIE
31 may 1682-3 janvier 1683 : à Rouzuer, serrurier, sur les ouvrages de gros fer des nouveaux pavillons
(Bo a dde at
5 aoust : à Hasré, serrurier, sur les balcons du
see en LD BRON
principal estage dud. chasteau (3 p.)........ 2600f
18 octobre-29 novembre : à Gervais, sur ses consolles et ballustrades de fer au pourtour du dehors du principal estage (6 p.)................... 3500
Somme de ce chapitre......... 24350
VITRERIE ET PLOMBERIE
31 may-5 juillet : à Mercier, vitrier, sur les fournitures qu’il fait pour les nouveaux pavillons du chasteau M p RNA LARMES Le CRM Re NEC RODOR
12 juillet-15 novembre : à Le Roy, plombier, sur les couvertures des trois pavillons (19 p.)....... 154oof
22 novembre 1682-3 janvier 1683 : à luy, sur la couverture du pavillon de la Salle des balets (7 p.).... SEL LR De EN UP Li Canet DODDI
12 juillet-13 décembre : à Lucas, plombier, sur la couverture de deux autres pavillons (13 p.)... 14100
Somme de ce chapitre........ 39800
18 janvier-10 may : à Mercier, vitrier, à compte des ouvrages et réparations de divers endroits (9 p.)... AUS PC RRRE CRE UE à sh nosibte SCAUOON
18 janvier : à Varisse, ramonneur, pour quarantesix journées de son temps et de son garçon, pendant lesquels il a ramoné plusieurs cheminées, à 3K par OURS, ENS nus die LL MR EG bé bdnn Re LT
18 janvier-2/ may : à Ozanne, pour menues dépenses
faites pendant les quatre derniers mois de 1681 et les premiers de 1682 (2 p.)............. GAgK 13° 9°
18 janvier-1* febvrier : à Guixcesrre, pour rétablissement et fossez faits de neuf dans la plaine de Vézinet pour empescher les voitures de traverser les plants et 1544 6° 9°
18 janvier-11 octobre : à L’Escuyer, pour avoir travaillé à lever les plants à Saint-Germain et Marly (4 p.)
routtes (a p.)........,......444.,4..
Las LAN SL ARR TE LE CRE LEA .. 14hott 18 janvier-11 octobre : à Lamsorté, charpentier liégeois, pour l’entretenement de la machine de Palfour, pendant le dernier quartier de 1681 et les trois premiers de 68 Dhiphitaai tes ee tea 4 Bhot 18 janvier-19 juillet : au s° Dessannins, pour le loyer du moulin de Palfour, pour les six derniers mois 1681 et les six premiers de 1689 (9 p.)........ 127834 15° 25 janvier-26 avril: à Anroine et JEax De La Ru, sur leurs ouvrages de maçonnerie (9 p.)...... 22008 2h may: à Jean De La Rue, sur ses réparations de maçonnerie au Commun de Monsieur. ........ 200 7 juin-12 juillet : à luy, sur ses ouvrages de maconnerie aux logemens des portiers du petit parc et autres endroitsi(5 p.)..3,56R LAN ess aies 000 1* novembre-6 décembre : à luy, sur sa maçonnerie à la Surintendance (6 p.)...........4+.%.% 2000 13 septembre : à Anroine DE La Rur, ayant l’entretenement des terrasses des couvertures du vieil chasteau de Saint-Germain en Laye, pour led. entretenement A OBD QE Let bi HR aies it oo 25 janvier-22 mars : à la veuve Lavier, menuisier, gun 868: OUVrABES (Die à à à 4 sado ele loire 100 OÙ 3 janvier 1683 : à elle, sur ses planches de bat- OUR RE sn etaient eus due on PS DD!
25 janvier-8 mars : à Roucuier, serrurier, sur ses ouvrages (4 ps. cris dé. sims... 44001 15 mars-24 may : à luy, sur le gros fer qu'il fournit aux nouveaux pavillons (g p.)............. hgoot 25 janvier-22 mars : à Le Prcar, chartier, sur la voiture des pallis servant cy-devant aux plants d’Achères pour estre employez aux nouvelles enceintes dans le grand pare Ernest di sun ne PA 5 avril : à luy, parfait paiement de 82o# pour avoir voituré 2100 travées de palis depuis Achères jusqu'aux nouvelles enceintes... ................ 3ooû 25 janvier-10 may : à BeaurranD, charpentier, sur le remploi desd. palys (6 p.)............. 1339 1 25 janvier : à Desenccos, fonlainier, pour avoir rétabli les plombs des terrasses au pourtour du vieux chas- EE OS PE RO l'E à
25 janvier : à VenneuiL, jardinier, pour avoir refait les treillages à l'entrée du grand parterre... .. got 5° A luy, pour avoir planté et fourni les bois et charmilles au jardin de la Chancellerie et voituré du sable pour
led jardins", 15e one PRES SU VAN 2 da oi 8 mars : À luy, pour ouvrages et réparations des couvertures des glacières...... a PAR RE LG
28 juin : à luy, pour avoir dbithé de bonnes terres les plattes-bandes du nouveau jardin en gazon... 220tt 1* febvrier : à Jozx, ayant l’entretenement des pallys du grand parc, pour l’entretenement de 1681.. 15ot 11 octobre : à luy, pour son payement d’avoir entretenu les cages qui renferment les ormes de la routte depuis les Loges jusqu’à Saint-Germain pendant une année écheue le 24 septembre dernier. .....,..... . 100 1% febvrier : à Briquer, pour la sculpture en bois des cheminées et lambris de l'appartement de M. ne Lov- VOB 227, MORE FSU abs à aa e nai dos MAN ES.
A RagarLzes, maçon, pour le rétablissement qu'il a fait aux murs du petit parc. ......., 1 16 9866 9° 16 aoust : à luy, sur sa fouille pour paver la chaussée dans la rue de Loraine....,........ 1. 881 6° 8° 20 septembre : à luy, sur les puizards qu’il fouille pour desseicher les allées du nouveau jardin. ... 1504 1-8 febvrier : à Pauwier, d'Harblay, sur le rétablissement des éboulis faits aux escarpemens depuis Conflans jusqu’à la porte de l’avant-bec de la Frette (2 p.). 180ot 8 febvrier-19 juillet : à Jean FrADES, sur ses ouvrages pour esserter, labourer et planter le gland dans les nouvelles enceintes du pare (7 p.).......... . 11892 5° 12 juillet : à luy, pour le labour de 47 arpens 69 perches de terres rayonnées en juin........ 170 13° 4 2 aoust: à luy, pour avoir fortifié de lattes les pallis et fait des fossez au pourtour des nouvelles encein-
RE PME UE de ee nd à édite ... 264 2-23 aoust : à luy, sur le rétablissement des treïllages dx polit pare (pi). Go # 20
20 décembre : à luy, pour le dernier labour du plant des nouvelles enceintes du grand parc. .... 1704 3° At 8 febvrier : à Pierre Carpentier , pour avoir rétabli les éboulis des escarpemens depuis Carrières jusqu’à Conflans. ..... sud dan Sidi Me td op ro 15 febvrier : à luy, pour six arpens d’ados qu'il a rabattu sur les plants d'Achères, à 6H l'arpent..... 364 30 mars : à luy, pour avoir rétabli le chemin de la porte de Hanemond en Cruye............... 150 12-19 avril : à luy, pour ouvrage sur la terrasse du pare (arprhiiersiesys AS ie sa Far 1174 2° 64
26 avril 1682-3 janvier 1683 : à luy, sur ses fouilles et transports-de terre (7 p.)............ 8114 1° 64 14 juin : à luy, pour avoir uni cinquante-un arpens de terres rayonnées au pendant d’Achères.. . .... 2501 21 juin : à luy, pour transports de terres faits pour paver le long des escuries de Monsieur.... 1474 8° 64 5 juillet : à luy, pour avoir rétabli les escarpemens qui renferment le grand parc........ CA AE a5ott 12 juillet- 30 aoust : à luy, sur le rétablissement des cavées que l'orage a faites dans le jardin du Val et petit parc de Saint-Germain (7 p.)......... 17574 14° 84 3-17 may: à Germain Carpentier, pour une fosse QE ANA LE TD 00 SSEMPINR EME TERRE ss ab 3) 2h may: à luy, pour une fosse qu'il a vuidée à la
Chancellerie... ..... RÉ PO EAUNOS 1534 6° 81 21 juin : à luy, pour une fe vuidée à la Capilainerie du chasteau.. .......... nt den bee 104
12 juillet : à luy, idem au corps de garde du chasteau DOUCE DIE de nee co ads due) 361H 13° 4° 23 aoust-16 septembre : à luy, pour la vuidange des fosses d’aysance à l'appartement de M°* ne Sainr- Pause Porte 278 5° 8 febvrier : à BrananD, fayancier, pour son paiement de deux cents carreaux de fayance pour le rétablissement
de plusisine foyers. 21h on br: ... bott 15 febvrier : à Fonrayne, pour la paille qu’il a fournie pour les plaièness LR LE La ... gof 22 febvrier : à ir pour 82 bottes de paille toèue pour dec placibnes : 0 2e ri nu hot 4° 9 aoust : à luy, pour avoir rétabli les terres et salpestre du Mail... .... RTE NS PATES db .. 330
6 septembre : à luy, pour transport de terre provenant des rigolles et puizard au jardin de l’Orangerie et autres ouvrages: : : . te RNA AT VE SANT A PAR 1164 5°
27 septembre-27 décembre : à luy, sur ses recoupes du nouveau jardin (4p.)............. dut matt
15 febvrier : à Mazarv et autres, pour leurs ouvrages d'Achères, 48 RTE RE TPE ... 1284
22 febvrier : à VirreuiLce, pour avoir rempli et uni les rayons de 2 arpens de terre aux anciens palis.. 164
1° mars : à la veuve Beczrer, pour loyer de sa maison en 10000 10082 Hate re dan 200
1° mars-25 octobre : à elle et son gendre, Louis LE Cousriczié, pour avoir entretenu le nouveau jardin en gazons pendant le dernier quartier de 1681 et les trois premiers de 1682 (4 p.)...
25 octobre 1682-3 janvier 1683 : aud. Le Cousris- LIË, ayant l’entretenement du grand parterre en gazon à l'entrée du petit parc (3 p.)........ +383 17" 4°
Lis ARANET ee, SLT ta von
1* mars : à Consec!, pour cordages par luy fournis kg 13°
5 juillet : à luy, pour 850 pots à mettre des fleurs, au jardin du Val, orangerie et ailleurs. ......... 135
au viel chasteau . ...
Sosa,
1% mars: à Daracon, pour meubles qu'il a fournis aux deux pavillons des portes du petit parc.. 160f 15°
8 mars : à Mara» et BaLaëxy, pour avoir uni el remply 8 arpens un tiers de terres rayonnées sur les pendans d’Achères. ... ed hit 13° 6° à Ponurer et Morez, à compte des rayons qu’il unit et remplit et divers autres ouvrages (Sphere DVI 23000078"
8 mars : à Francois Simon, pour avoir arraché les
8 mars-7 juin :
épines de plusieurs routes...
8 mars 1682-3 janvier 1683 : à Manon et RÉGLÉ, terrassiers, pour fouilles et transports de terre (41 p.).
15-30 mars : à Brorière et Crosnier, pour ha arpens 18 perches de rayons qu'ils ont Du. (2 p-)..
15 mars :
tontures des palissades du pelit parc pendant l’année
à Jean DE La Lanpe, pour les labours et
14 juin-19 juillet : à luy, ayant l’entretenement de l'orangerie et palissade du grand jardin en face du vieux chasteau de Saint-Germain, pour remboursement et dépenses extraordinaires depuis janvier 1681 jusqu'au 1° de ce mois (2 p.)........... dote s essaie 000
33 aoust-6 septembre : à luy, sur les treillages qu’il fait (3 p.).:..: RP ER TT . 65515
13 décembre : à luy, pour dépenses extraordinaires. .
. 16ot au s° SouLAIGRE, concierge du vieux chasteau, pour les nettoyemens des cours et autres endroits pendant les six derniers mois 1681 et les six premiers de 1683 (2 p.).................. 12008
30 mars :
90 mars-5 juillet :
à Mareuw, pour les charliers qui ont transporté des boues... .... . 121# 17° 6° 5 avril: à Buzé, arpenteur, pour quatre-vingt-douze journées de son temps et quatre-vingts de trois hommes employez en 1681 à mesurer les héritages occupez par les clostures du nouveau parc de Saint-Germain. ... 456K 14 juin: à luy, pour quarante-cinq journées de son travail avec son porte-chesne à Achères. ..... 13 avril :
3094 10° à Cuarces Apau, pour avoir rétably les bresches du mur du petit pare........... hi 11° 84
! Ou Core.
31 may : à luy, pour 7 toises et demie 54 pieds de maçonnerie cubes qu’il a faits aux reprises d’une carrière, sous le jardin du Val... 139 10°
7 juin : à luy, pour des bresches qu’il a fait rétablir à l'entrée du grand pare ........
26 juillet-27 décembre : à luy, sur les transports de terre qu'il fait pour paver le chemin de Sa Majesté Cola ns du dur ui su tune 6! RAD 40°
19 avril-13 décembre : à MancaanD, paveur, sur ses ouvrages (11 p.).-:.+....... . 5910 5°
26 avril: à Rarrronr, pour voitures de Marly à Versalles. rss tuunsee. . 36h
À CranDELLIER, voiturier par eau, pour la conduite de 5 muids un quart de gland du port d'Andely à celuy du
PR PTE à : de : à Maro et Lamserr, fayanciers, pour 150 cloches de verre pour élever des tubéreuses.. 564
Aux tailleurs de pierre, par gratification du May de l’Assension . . . . . +
17-94 may : à Nicoras Cuerry, d’aisance qu’il vide au commun de Monsieur (2 p.)...
; . 1284 6° 8° à luy, sur une fosse d’aysance sous le pavillon de Madame la Dauphine (3 p.)..
16 aoust-27 septembre :
, cabine ee délea v A de Lu DB" 34 may : à Loncar, pour trois échelles pour le jardin du Val.. or RAA UE 2h may- _5 juillet : à BARBIER, sur ses caisses pour l'orangerie et le jardin du Boulingrin (6 p.)... 796% 5° ah may: à Féron, pour 16 thoises‘de nattes de paille.
À Lescorris, manœuvre, par DAnscba pour se faire penser une blessure à la teste faite par la chute d’une brique du pavillon du Roy......
à Anrus Hanpez, pour ouvrages de pavé qu’il a faits en divers endroits h854 15°
14 juin : à Pasquier, pour le marbre qu’il a employé sur le balcon du cabinet de Madame ne Mowrespan en
À Euare, marchand, pour avoir fait voiturer depuis Rouen jusqu'à Marly quatre mats et autres ustencils pour le canal de Versailles. ...
A Panecain, ramonneur, pour ses ouvrages et séjour
31 may :
pendant les trois premiers mois 1682......... 534 6°
28 juin : à Bensou, tailleur de pierre, qui a eu la teste cassée en travaillant au pavillon de Madame la Dauphine, par gratificalion .. ..
5 juillet : à La Cour, pour rétablissement à la closture du grand parc de Saint-Germain.......... 45# À Puraowme, fermier de Hannemond, pour son dédommagement des dégats faits sur le terroir de la ferme en 1684. RP +. 24, Soaït 10! 64 À Peroux, pour maçonnerie aux réparations des clostures, portes et logement des portiers du grand parc... be dé 39h 3° 6 19 juillet : à Nicozas Hamez, manœuvre, pour se faire penser d’une blessure qu’il a reçue. ...,.,.,..,. 30h 26 juillet : à Jean Berca, ouvrier blessé en travaillant au pavillon de la Salle des ballets....,..,,.,.., 30of
notes eo Ss.... ....
2 aoust-7 novembre : à Pivaurr, limousin, pour sa façon des murs qu’il a rétablis au petit parc (2 p.).. Dé V6 40 RE le NB Mere RE RE ie
13 décembre : à Pinaurr, archer, pour ses soins pendant septembre, octobre et novembre dernier... 184
2 aoust-20 décembre : à Norrer, marchand de fer, pour diverses fournitures de clouds et chevilles de for ÉD Die ne done le odibe (de HU .. 6581
16 aoust : à Dessannins et Beuzier, pour payer les gens de journées employés à ranger les pierres de taille au pourtour du chasteau de Saint-Germain. ... 914 1°
23 aoust-20 septembre : à Nicoce, sur les chemins sur terre à costé du pavé du chemin de Saint-Germain à Verso Rene aie Te 66att 8°
30 aoust-29 novembre : à CHARRUEL, couvreur, sur ses réparations en divers endroits (14 p.). 2844# 3° 9%
30 aoust : à CLauDE Rocme, ouvrier blessé, par gratifoation. 452 SRE ta A nat Die A UEN NA 3ott
30 septembre : à Cnappez, pour ouvrages de maçonnerie faits au vieux chasteau de Saint-Germain-en-Laye. dE de a cent ace à dl uit. 931 a° 6?
18 octobre : à Rousseau, pour menues fournitures... . Léna is Rasa ne mini bies US dés nipie Suicis ast TON LD
22 novembre : à la veuve de Morgau qui a esté tué par la chute d’une pierre de taille à la Salle des baletz. 30ott
29 novembre : à Quercier, pour chassis d’ozier par luy fournis aux croisées des logemens des portiers du BCD den à au si6 pd sun data 0 ete ga ON 0D!
29 novembre : à Brissouuer, pour clouds par luy fournis pour atlacher les bois des charpentes et plomb des combles des nouveaux pavillons. ....... + 68 10°
13 décembre : aux héritiers Lucmer, parfait paiement de 24a7t 19° pour serrurerie à l'appartement de Madame pe Louvois.......... à vel dE pole à 27 19°
27 décembre : à Lucuer, pour ouvrages de serrurerie pour servir de modelles aux portes et croisées des appartemens des nouveaux pavillons... .......... 1334 8°
20 décembre : à Bersaucourr, pour ouvrages de fil de laton en divers endroits du chasteau... 1011 16° 8 27 décembre : à Prevosr, balancier, pour ouvrages qu'il a faits aux poids de Saint-Germain...,,... 981 À la veuve TouLouprs, par gratification, à cause de la mort de son mari causée par la cheute d’une brique en PReMnts LNRs 2 date sn e ue 3ott 8 febvrier-24 may : aux ouvriers qui ont travaillé à fouiller et remplir les terriers de lapin proches d’Achères
CD ur En RS RE PE LUE GA 22 febvrier-6 décembre : à ceux qui ont lravaillé à remplir les glacières (3 p.) ..... 5.22 +074 gt 0
1° mars 1682 -3 janvier 1683 : à ceux qui ont arraché des épines pour faire des routtes dans le grand parc ab aeurs (A pi) se are hi 3646 17° 10° 30 mars : à ceux qui ont travaillé à rétablir les chemins qui conduisent au nouvel hopital et aux Loges... . NE dues au Re RM Ne UE à 19 avril : à ceux-qui ont travaillé au bout de la grande teprasee 45208 ans Mi Hi-fi ses... 119# 10° 26 avril-2 aoust : à ceux qui ont transporté les démolitions du vieux chasteau (15 p.).... 23934 16° 4°
26 juillet : à ceux qui ont posé quatre pompes à la
machine du moulin de Palfour. ............ 43 15° 9 aoust : à ceux du nouveau jardin (21 p.)........ RU EE a? LR de n .. L203ft 19° 4%
20 décembre : à ceux qui ont arraché des arbres dans la pépinière. . ... AN EE M EN le SAT
Somme de ce chapitre... . 87241 »° 10%
Pour employer au rétablissement de l’église parroissiale de Saint-Germain-en-Laiïe.. .............. + 90000! 7 juin 1682-3 janvier 1683 : à Levé et pe Cosre, sur leurs ouvrages de maçonnerie (25 p.).... 185oott 5 juillet 1682 -3 janvier 1683 : à Auserr, sur ses ouvrages de charpenterie (21 p.)....... s.:. + 23660 30 aoust 1682-30 décembre 1683 : à Cnarruez, couvreur, sur ses ouvrages (6 p.)............ 390ott 15 novembre 1682-13 décembre 1683 : à Lx Roy, DiOmbIeN 10m TR DR... AR RE LE U 29 novembre 1682-27 décembre 1683 : à Rouzurer, SUR 16 ETOR OR CET Rue da e dan rec 7oof 13 novembre 1682-20 décembre 1683 : à Dupors, menuisier, sur ses ouvrages (2 p.)........... 1000 Somme de ce chapitre.......,. 34100
MARLY
Pour achever le grand pavillon et autres ouvrages commencez à Marly... LAN US, 2, "260000!
MAÇONNERIE
18 janvier 1682-3 janvier 1683 : à Barey et L’Es- Pée, sur leurs ouvrages du réservoir sur la gauche en entrant au vallon de Marly (48 p.).......... 46300
18 janvier 1682 -3 janvier 1683 : à Rocuer, sur la maçonnerie du réservoir sur la droite en entrant au val- Ad PS D pie 2 PS NS PNA
15 novembre 1682-3 janvier 1683 : à ne Coste |, sur sa maçonnerie du grand bassin au-dessus de la pièce d'étude Marty (8 ph IR Terror
Somme de ce chapitre........ 105650
CHARPENTERIE
12 avril 1682-3 janvier 1683 : à La Porte, sur la charpenterie du grand bastiment de Marly (27 p.)....
ADS PIS RUE LE LL UE Don PES LD LE Lou
8 febvrier-18 octobre : à River, menuisier, sur ses ouvrages au grand bastiment de Marly (6 p.)... 280oft 21 juin-1* novembre : à la veuve Lavien, menuisier, sur ses ouvrages idem (10 p.).............. hgooï
Somme de ce chapitre.......... 77oott
SERRURERIE
1° febvrier 1682-3 janvier 1683 : à Forprin et Bouré, serruriers, à compte des grilles de fer pour fermer les arcades dans les murs de closture du vallon de SLR Ma OO
VITRERIE, PLOMBERIE ET PAVÉ
25 janvier-12 juillet : à Cuarcor, plombier, sur ses ouvrages (9 p.).... ET E DE E ur lt Lu 15 mars-20 décembre : à Mercier?, vitrier, sur ses ouvrages (10 pi} si sonehabihss sante +18 0008 5 juillet : à Mancuanp, paveur, sur ses ouvrages au pavé du grand chemin... .:.44,1.400 50 ,,% 04008 19 juillet 1682-3 janvier 1683 : à Lucas, sur ses tuiaux de plomb et ouvrages de plomberie (26 p.)..... ds Med este ut et RL Ce La: (SOU Somme de ce chapitre. ..... 38829 10°
! Ou pe Corte.
? Ou Le Mercier.
PEINTURE, SCULPTURE ET MARBRERIE
2 aoust : à Carriers, sur la sculpture qu'il fait sur la
menuiserie du grand salon du vallon de Marly.. 500
16 aoust 1682-3 janvier 1683 : à Lixe, marbrier, sur ses ouvrages (13 p.).................. Gooof 13 septembre - 20 décembre : à Le Courte, sculpteur, sur ses ouvrages (14 p.)...:.............. 27008 13 septembre - 4 octobre : à Nocrer, peintre, et consors, sur la peinture à fresque qu’ils font sur le cinquième pavillon à gauche en entrant aud. vallon (5 p). 19004 L octobre-13 décembre : à eux, sur le sixième pavilon 6 pre. Read rles BDD 20 septembre 1682-3 janvier 1683 : à NMazeuwes, sculpteur, sur ses ouvrages (15 p.)........... ho2oû L ociobre-20 décembre : à Le Honcre, sculpteur, den {an pes SEINS RS, SUIS" L octobre - 20 décembre : à Jouvener, sculpteur, idem (12 pe ER te RARE, se 1990 4-18 octobre : à Le Gros, sculpteur, idem (3 p.) 45of & octobre-19 novembre : à Massou, sculpteur, idem (5 p.)...
7 novembre-27 décembre : à Massou et Lesros, idem (SpA Rs in er S se PO Bio 22 novembre-27 décembre : à Poisson, peintre, sur ses ouvrages (5p.)...:.2.6+:.:......... 2250
HD NÉ RMS Nes RS Goo
Somme de ce chapitre......... 28200f
FOUILLES DE TERRES
18 janvier 1682-3 janvier 1683 : à Manor etRéccé,
sur leurs transports de terre (51 p.)........ 65750ott
18 janvier 1682-22 febvrier 1683 : à eux, sur les glaises des réservoirs (6 p.)..............
12 avril-20 décembre : à eux, sur le conroy du réservoir à gauche en entrant aud. vallon (32 p.)... 7550 1* mars-19 juillet : à Ménace et Querexe, sur les
pierres qu’ils posent pour couvrir les puits des aqueducs (8 pe AUS EN Re LH BSD
7 novembre-27 décembre : à eux, sur leur transport de terre que la ravine du 12 juin a entraisnée dans les aqueducs du vallon de Marly (5 p.) .
10 may: à Le Roy, pour avoir couvert de terre en pente les aqueducs à tranchée ouverte du vallon pour l'écoulement des eaux... .. 3oof
28 may-15 novembre : à Mareun, sur le transport des terres qu’il fait pour le rétablissement du chemin de la montagne de Marly (16 p.)......... 7175 2° 11°
18 octobre : à Nicoze, sur le sable de rivière qu'il MES en vite à dd a ae eut TN
À Davy, pour 7 muids de ciment pour les crespis et enduit des murs de face... ............1.... 14ott 25 octobre : à luy, pour 9 muids et demitdem. 190f
Somme de ce chapitre. ... 865054 2° 11
PARTIES EXTRAORDINAIRES
25 janvier : à la veuve Lewaire, pour huit soupapes, de chacune un pied de diamètre, pour la décharge de la pièce d’eau et des réservoirs. ............. 88oat 9°
13-27 septembre : à elle, parfait payement de trois soupapes et quatre crapaudines de cuivre pour les réservoirs et la terrasse du chasteau de Marly... .. 3284 10°
9 aoust: à Yvon et son fils, pour quatre-vingt-seize journées employées à monter les terres et bois mesurés dans le dessin du vallon de Marly pendant les années 1080) et PO 2e nant MARS HAE 144
30 aoust : DE Caux, pour 35 futailles et demi qu’il a livrées pour faire des crespis et enduits nécessaires aux peintures à fresque des murs de face. .... due At
6 seplembre : à Noiner, pour son paiement de
12 grands contrecœurs de cheminées . .... 3ogft 9° 6° 11 octobre : à luy, pour un fléau de 600 livres de DOI SU RS NS ent 57h 7° 1% novembre : à Nicozce, sur le sable de rivière qu’il fouenit MR seu LS Re 100 13-27 décembre : à Lemaire, fondeur, sur des robindédüp med.(3p he cu ASE ANze ... 25oof 15 febvrier 1682 -3 janvier 1683 : aux jardiniers qui ont dressé les terres des terrasses du vallon (32 p.).... ES RU PR TN AT RS PTE LV ra8att ie 8
13 septembre-22 novembre : aux manœuvres qui ont travaillé à préparer les mattéraux nécessaires et à faire des enduits sur les murs de face du cinquième pa-
villon du valon de Marly (8 p.)....... 1569 11° 10° Somme de ce chapitre. ...... 10386H 5°
FONDZ LIBELLEZ.
22 febvrier : à la Compagnie du Sénégal, pour ho4 nègres qu’elle a fait porter dans l’isle de la Martiniques... RARE © san mes Ja hs hohof
25 febvrier : au s° pe Luserr, pour son remboursement de lachapt et transport des oignons de fleurs pour les Maisons-Royalles: .:, 3 soie 4h .. 41834 6°
Aus Le Nosre, par gratification, en considération du service qu’il a rendu en 1681 dans lesd. Maisons Ropallegsioues, us do net : sa ho Do
3 mars : à la veuve Borzow, pour 80 bloctz de marbre blanc de Gennes et de couleurs qu’elle a livrez en 1680
dans les magazins du Roy, suivant l'ordonnance de fonds expédiée sein re nie se. 169283 10°
19 mars : aus' Riquer ne Bonrepos, parfait paiement des ouvrages du canal de Languedoc, suivant l’ordonnance de fonds expédiée. ...........,,.. h2go57tt
8 avril : au s° Goperroy, pour son payement des dépenses qu’il à faites à la Chambre des Comptes de Lille jusqu’au 28 febvrier dernier, suivant l’ordonnance de fonds expédiée... ... ne an een dal te 394ott
19 avril : aux s® Loir et Vizers, orfèvres, parfait payement de 167167 5° pour une balustrade d’argent pour Versailles, suivant l'ordonnance de fonds expéide fus aide. Meta a SUN TR ed hg7oït 19°
7 juin : aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance pendant les six premiers mois 1684 pan Retus Ene Hs died ny SO OO
1h juin : à la Compagnie du Sénégal, pour 1017 nègres Aus a fait porter aux Isles de l'Amérique en Laine a ÉÉuRiRS RENTE .. 10170h
16 juin : à la Cane du commerce en Levant, de Paris, pour 254 pièces de drap de haptes (d’Apt?) envoyé dans les eschelles du Levant en 1680 et1681.. 2a54ott
14 juillet: au s° Riquer ne Bonrepaux, pour ouvrages faits au canal de Languedoc, suivant l'ordonnance de fonds empédide.n sh nan ten 20000
31 juillet : à Razra Duneue, Jean Biournant et autres Auglois, tant pour la dépense qu'ils ont faite pour l'expérience d’une machine qu'ils ont inventée pour l'élévation des eaux, que par gralification en considération de lad. TAGS: AS Se CR ENS en ASE CR .. hoooït
13 aoust : au s° De Granvizze Loquer, pour fret et autres frais de 230 tonneaux de marbre venus de Civita- Noble dis sal ne ab EUR NE ns 10000
Au s° ps Luperr, trésorier de la Marine, parfait payement de 21397" 8° 7° pour le jardin du Roy à Tou- CN Me ne net ui La 6450ot 14° 10°
13 septembre : aux quatre gondolliers vénitiens servans sur le canal, par gratification pendant la présente années ris SUD SION AE .. 1600
* novembre : au s° Aie. pour plusieurs stalues,
bis et autres ouvrages de marbre antique et trentetrois tableaux qu'il a livrez à Sa Majesté... 39850
29 novembre : aux directeurs dela Compagnie du Sénégal pour 288 nègres qu’elle a fait porter aux isles de la Martinique et de Saint-Christophle en 1681... 288ott
1° décembre : au prieur de Choisy-aux-Bœufs, pour son indemnité des dixmes des terres de son prieuré enfermez dans les murs du parc de Versailles, pour
HOT ANUS ARR TONER ANS mA EE SRE Et SONANT
14 décembre : aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six derniers mois 1689...,.. ... 3000
16 décembre : à monsieur le chevalier pe LorRAINE, pour le prix de l’hostel de Vermandois, à Versailles...
i LÉ EN OUEN LUE 4000 00!
27 décembre : à monsieur le marquis pe Saivr-Heren , capitaine du chasteau de Fontainebleau , pour son dédommagement des garennes que le Roy a fait détruire dans le parc du chasteau de Fontainebleau . .. 7000
8 janvier 1683 : aus” Hinarr, pour huit tentures de tapisseries de verdures et paysages de la manufacture de Beauvais 10893 10°
6 janvier 1683 : au s° Gopgrroy, commis à la garde et direction de la Chambre des Comptes de Lille, pour son remboursement des dépenses qu'il a faites à lad. chambre depuis le 1° mars jusqu'au dernier juillet
1° febvrier 1683 : au s' Le Brun, premier peintre du Roy, par gratification pour 1 682
Au s° Maxsarp, premier architecte des Bastimens du Roy, par gratification Fur .. 15000
31 mars 1683 : au s° WENDERMEULEN, pour ses gages pendant l’année 1682............ 53h 0404 16060
8 avril 1683 : aux ouvriers des manufactures des Gobelins et de la Savonnerie, parfait payement de 114917 15° 3% pour les ouvrages par eux fails en l'an-
. 2233atto* 1
Somme de ce chapitre... 8113334 14° 11°
ÉGLISE DE L’'ANNONCIADE DE MEULAN
15 juillet- 15 novembre : à ALaix, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie (3 p.)....:..... 11000
2 aoust- 20 novembre : à Perrr, charpentier, à compte sur ses ouvrages (2 p.)......... ‘
Somme de ce chapitre
Pour l’entretenement des couvertures des Maisons Royallosnsses cd ee ot dse
17 febvrier. 1682-24 febvrier 1683 : à Camay et Cmmsois, ayant l’entretenement des couvertures du chasteau de Compiègne, pour les années 1681 et 1682 (a ph... .v26 PC Th
1 Ce chapitre porte cette observation : «Nora. Il a été payé 6000! à compte des ouvrages de lad. église le 3° juin dernier, enregistrez ey-devant.» Voy. ci-après le chapitre de Fontainebleau, colonne 241, 3 juin.
15 mars 1682-94 febvrier 1683 : à Yvon, couvraur, ayant l’entretenement de la moitié des couvertures des Maisons Royalles, pour les six derniers mois de 1682 et l'année 1682 (3p.).....+...,......, 617 n0°
91 aoust 1682-94 febvrier 1683 : à Cuarnurz, ayant lentretenement des couvertures des Maisons Royalles de Paris et Saint-Germain, pour l'année 16182 (Spore) . 6ik5ft
Somme de ce chapitre. ..... 1316att 10°
OUVRAGES D’ARGENTERIE
30 janvier : aux orfèvres desnommez cy-après, à compte des grands ouvrages d’argenterie qu’ils font pour le siervice du Roy, sçavoir :
À pe Launay ..... . 10000
Au s° Loyr.... .. 25oof
À Meruin 10000ft
Au s° Cousiner.. 1500tt
Aux héritiérs du feu s° Bonaïre, à compte du parffait payement des deux grands miroirs qu’il a livrez. 60ooû
Somme de ce chapitre... ...... 3000oft
ACADÉMIE DES SCIENCES ET GRATIFICATIONS AUX GENS DE LETTRES
Pour lentretenement de l’Académie des sciences et grra-
tifications des gens de lettres... ........... 100000
au s° Decros, astronome, sçavoir :
13 febvrier :
2000 pour les frais de voyage qu'il va faire aux isles de la Gorée et de Saint-Thomé pour y faire des observations astronomiques, et 300 pour port d’instrumens et autres menus frais . ... 23300h
30 avril : au s° Loir, graveur, pour 3000 jettons d’argent pesant 88 marcs 6 onces 6 gros qu’il a fournis, à raison de 334 le marc... ... . 29904 17° 9°
& septembre : à luy, graveur, pour 2000 jettons d’argent qu'il a fournis... .... 1976 10°
30 avril : au s' MariorTe, pour employer aux frais des expériences de l'élévation des eaux........ 3001
Au s° Cousin, sur ses écritures des cahiers du Dictionnaire de l'Académie qu’il copie. .......... 200%
17 may : au Père CurrFer, jésuite, par gratification, en considération de divers ouvrages qu'il compose, et ce pendant l'année dernière 1681 .............. 600tt
19 juin : au s° Porexor, en considération de son application aux mathématiques. ............... 300
11 octobre : au s' Coupzer, pour son remboursement des menues dépenses qu’il a faites pour lad. Académie en 1681 rabais a siouko 2 Nana de surinéEtemEt
ANNÉE 1689. — ACADÉMIES DE ROME ET DE PARIS
11 octobre : au s° Rozue, en considération de son application aux mathématiques. .,.........,.., 300 25 octobre: au s° Oupor, pour la musique de la messe qui a esté dite au Louvre le jour de Saint-Louis, 150, et 150 pour la composition. ....,...., 300 k novembre : au s° Boyer, pour employer en bois et bougie pour le service de lad. Académie... ..... 100t k novembre : au s° Dippy, interprette en langue arabe, pour ses gages de l’année dernière 1681...... 1200 16 décembre : au s° 8 LA Croix, interprette en langue turque, pour ses gages de 1681 en lad. qualité. 1200 16 décembre : au s° Sepicor, par gratification , en considération de son application à l'astronomie pendant la présènte années... 448340 tr bai 17 febvrier 1683 : au s° CLénamsaurr le jeune, par gratification de 1682, en considération de son application: à lhiainire is 5. puis tn drdlé di ses 9008 15 juin : au s° Despréaux, par gratification, en considération de son application aux belles-lettres. .. 2000 Au s° Race, en considération des ouvrages qu'il compose et donne au public.............,.. 2000 Au s° Borez, en considération de son application à la phisique: is te ei ion seul) HODOË Au s° BLoxpez, en considération de la connoissance qu'il a des mathématiques... ........,,..... 1500 Ans CARQVE Men. 5 ue Na lee ag0ot Au s° abbé Gazois, en considération de son application aux belles-lettres . ..........:,,...,.. 2000 Au s° Bazcuze, en considération des ouvrages de littérature qu’il donne au public........,...... 9000 Au s° CnarpenrTiER, en considération de son application aux belles-lettres .................... 1500 Au s° Doparr, en considération de la connoissance qu'il a des mathématiques... ............... 15oot Au s° Fécisien, en considération du travail qu'il fait pour l’histoire des Maisons Royalles.. ...,.... 1900 Au s° Quixauzr, en considération de son application aux. Dellbs-Aétiveb ns ani iii eo Au s° abbé Tarzemanr, en considération idem. 1500 Au s° pu Hame, secrétaire de l'Académie... . 1500ot Au s° Ducros, médecin, à cause de la connoïssance profonde qu’il a de la chimie............... 20008 Au s° pu Vernay, anatomiste, sçavoir : 1500! par graüification, en considération du travail qu'il fait en l'Académie des sciences, et 600# pour l'entretien d’un garçon pendant l’année 1682...........,..... 91001 Au s° pe La Hire, en considération de la connoissance particulière qu’il a des mathématiques... ..... 15oot Au s° Mariorre, en considération idem. .... 1500
Au s° Perraucr, médecin, en considération de la connoissance parliculière qu’il a de la phisique .... 2000t Au s° Bourpeun, en considération de son travail pour l'analise des plantes... 4... {ue be) 1b00f Au s° Dusoucuer, en considération de son application aux-belles-lefhres, à! 25 ua, 4 bus 1Booît Au s° Husr, sous-précepteur de Monseigneur le Dauphin, en considération de la connoïssance qu'il a de toutes sortes de sciences.......,........... 1500 Au s° pu Cane, en considération de son application auxthelles-lethno 0. etes ds: id): sgoott Au s° Hersgcor, à cause de la connoissance qu’il a des langues orientales et de divers ouvrages auxquels il tra- Va en br Rat ne DO 18 juin : au s° Conngie, en considération de divers ouvrages de poésie qu’il a composez. ........ 2000 Au Père Azexanpne, jacobin, en considération de divers ouvrages de l'Histoire ecclésiastique . . .... 1000 Au s° pe Vazois, par gratification, en considération de son application aux belles-lettres.......... 1200 Au s° pe La Croix père, interprète en langue turque, en considération des services qu'il a rendus en cette quaoi che ia le ad SLA NDON Au s° Drrpy, interprette en langue arabe, en considération des services qu’il a rendus en lad. qualité. 1200 Au s° Porexor, par gratification, en considération de son application aux mathématiques. .......... hooït Au s° Roze, par gratification, en considération OL ue ue A Di Mn AR als os OO Au s° SepiLor, par gratification idem........ Boott 23 juin : au s° pe Vyon »’ÉrouvaL, en considération de son application à la recherche des anciens titres el mémoires servant à l’histoire. ................ 2000
Somme de ce chapitre ... 63023 10° 3°
ACCADÉMIES DE ROME ET DE PARIS
Pour Pentretenement des Accadémies de peinture, sculp-
ture et architecture de Rome et de Paris. ...,,. 60000
3 mars-2 novembre : au s° La Live, pour son remboursement de pareille somme qu’il a fait remettre à Rome, au s' Errarp, directeur de l’Accadémie, à compte des dépenses, 200001, et 300 pour la remise, à raison d’un et demi pour cent (a p.)............. 20800t
13 avril- 26 décembre : au s° BEauBru, trésorier de l’Accadémie de Paris, pour l’entretenement d'icelle en OMR D da dei as desc AUOO
10 juin : à Le Vasseur, pour aller estudier à l’Accadéni de Rome...) ture Lidil nes 1 RON
12 febvrier 1683 : aux s'°° Girrarn, Bruanp, Donpay, , Maxsarp et Fécieren, architecles, pour leurs assistances aux conférences de l’Académie pendant le quartier d’oc-
tobne MOSAR NL... en het NÉE 0 2 Me gt À eux, pour l’année 1682......... ns 6mait Pour le chauffage des architectes lors de leurs conférentes neue, Sie AUDREN LA PEN JA 6COTEE"
22 febvrier : au s° abbé pe La Vau, pour son remboursement de plusieurs tablettes vernies à la Chine (sic) qu’il a fait mettre dans la Bibliothèque !...... Néant.
21 mars : au s Formonr, pour son remboursement de l’achapt, fret et voiture de cinquante barriques de terre d’Hollande qu'il a livrées... ............. 10571 6°
30 avril : à Jaques Erco, pour toisez de marbre et pierre par luy faits depuis le 17 septembre de l’année OBS nu ne Sen BE RAR ER hat 14°
19 juillet : à Garriez Morin, pour avoir voituré par eau, de Rouen à Paris, 173 caisses venues de Rome, et 130 tonneaux de terre de porcelaine pour le service de SM SANS MA EN APRES 3300
21 novembre : à River, menuisier, pour distribuer à ses compagnons, à Cause de leur vigilance aux ouvrages de menuiserie qu'il a faits aux oratoires de la Reyne à RU
Somme de ce chapitre. ......... 48164
Versailleseih: Pr are nent RER EN ANERE
Pour les ouvrages et entretenemens de Fontainebleau, Chambord, Blois, Vincennes, Compiègne et Monceau... . She Lo de ere EE CUS SN 2 08 ele DO ODON
18 janvier-27 décembre : à Mannxor, parfait payement de 3150 à quoy a esté arresté lhorloge à pendule, sonnante les heures et les quarts, qu’il a livré, et une autre petite pendule de chambre par luy fournie au chasteau de Fontainebleau (5 p.)............ 3150
1* febvrier 1682-3 janvier 1683 : aux ouvriers qui travaillent aux labours et deffrichements des terres comprises dans l’enceinte des pallys de la forest de Fontainebleau et au plantage des glands (13 p.).... 19600
8 febvrier : pour employer à compte des réparations à faire au chasteeu de Fontainebleau... ....... . 1000
! Cet article, qui était porté pour la somme de oo, a été biffé et en marge on a écrit Mul.
6 mars : aux ouvriers qui ont emply les cinq glacières du parc........ s +0 SL OSRRS «.. 4891119 31 may-8 juillet : à ceux qui garnissent de lattes neuves les vieilles travées de pallis et autres menus; ouvrages de Fontainebleau (a p.)............. 1600 31 may : à ceux qui travaillent au chasteau de Saint- Léger... +... MR Ar UNIT RE SOON 6 septembre-15 novembre : à ceux du chasteau de Chambord, sur les billets du s° Dora (2 p.).. 6ooof 10 janvier 1683 : à divers particuliers ayant les entretenemens du chasteau de Chambord pendant une année finie le 1° octobre dernier... ...... ... 1309f 5 avril 1682-3 janvier 1683 : pour menues dépenses (13 p.)s ns nesnsneres. net 78454 3° 10° 2 febvrier : à VariN, pour remboursement des arbres fruictiers qu’il a plantez aux espaliers du parc de Fontainebleau en la place des morts et des vieux qui ne 15 febvrier : à Camay et Caamsors, couvreurs; pour le payement des ouvrages par eux faits au chasteau de Compièpne.en 1681...4.4... eu, 008 au
er
raportoient plus . ....:.......... ES PR TAUE
1% mars : à Tuisauzr, jardinier, pour ce qu’il a déboursé dans le petit parc de Vincennes... ... L8ott 12° 6 mars : à La Tour, par gratification, à cause du soin qu’il a eu de faire emplir les glacières......,.. 200 6 mars-16 octobre : à Sorer et Morrizcox, charpentiers, sur les réparations de l’hostel d’Albret et autres D D ms es caen Pr ot 5oooft 6 mars : à Harsan, maçon, sur ses réparations aux TnesiReS ERTOLS 4000 20 De EEE ae Lui elec ete 200 6 mars-A juillet : à Prepor, maçon, sur ses réparations de maçonnerie dans le Palais-Royal, aux Thuilleries, à la grande escurie et à la Samaritaine (3 p.).... SE, CURE ed Pen D EN a CE AUS ET D D. ON 6 mars-A4 juillet : à Tannevor et Maucé, menuisiers, sur leurs ouvrages aux logemens du Louvre, Bibliothèque, rue Vivien , et chasteau de Vincennes (3 p.). 1 Looït 6 mars : à Josepa et La Basrine, charpentiers, sur leurs réparations idem...................., 2008 6 mars-4 juillet : à Prvann et Maruiev le père, sur 1400ft
6 mars- 4 juillet : à Bricar», charpentier, sur ses ré-
leurs réparations de maçonnerie idem (3 p.)....
parations du Palais-Royal, à la Samaritaine et au chasteau de Vincennes (3 p.).................. 2800f
6 mars- 4 juillet : à Anezan, sur les réparations de maçonnerie qu'il fait au chasteau et murs du parc de Vincennes (3 p.)........ she PUR Fri 1500
26 mars- 25 octobre : à Varin, Mocouor et Harsanr,
sur leur maçonnerie à l’hostel d’Albret, chasteau de Fontainebleau et ailleurs (8 p.)................ 7800! 26 mars 1682-3 janvier 1683 : à la veuve Rossr- 6xoz, serrurier, sur ses ouvrages (6 p.)....... 3100 17 avril-21 décembre : à la veuve Grocner, à compte des ouvrages de couverture du pavillon du magasin des foñtainiens (lé D) LEUR A UE Lie oott 7 may-19 juillet : à la veuve Girarp, plombier, sur les ouvrages qu'elle fait au chasteau de Fontainebleau (ES SAN RES SAR ANE REP ER RAS MER ER SAS PRIE 7oott 10 novembre : à elle, par augmentation à cause de l'entretien qu’elle a des plombs du chasteau et maisons en dépendans, en-#683 4, i441.4ue.44L ait 1061 3 juin : à Arai, entrepreneur des ouvrages de maconnerie de l’église de l’Annonciade de Meulan, à compte de’sesttrayani nue LUE CRAN 08 et toit L juillet : à Cassecnn, sur les figures qu’il a mouléesrau oh reset Sent 19 juillet: à Tisseranr, sur sa vitrerie ...... 3oott 23 aoust : à Dugors, peintre, sur ses ouvrages. 300 16 aoust 1682-3 janvier 1683 : à la veuve Ducue- MIN, sur les réparations de pavé qu’elle fait faire dans les coupe (A pu) Eine ia no 11 octobre : à Noirer, pour deux cloches qu’il a livrées pour sonner les quarts d'heure et demies heures ... qoaû 6° 7 novembre-21 décembre : à Roserr Simon et consors, sur leurs labours dans l'enceinte des pallis de la Foyeal (he pa) den nie Qi RE er Re Qt 10 novembre : à Rogerr CHagce et Pierre CHAUSSÉE,
à l'horloge de Fontainebleau. ..........
pour ouvrages de gazon et rapport de terres pour la réparation des routes pour la commodilé de la chasse dans la FODÉB aa AR bot E EE 2734 10°
10 novembre : aux enfans de feu BiLLAUDEL, arpenteur, pour avoir fait une carte de la forest de Fontainebleau et pris plusieurs mesures pour placer les palis aud. HR Din des ec id to OU
10 novembre : au s° LanGLois, notaire, pour plusieurs actes ct marchez qu’il a passez pour les bastimens de Fontainebleau pendant la présente année... ..... o4tt
19 novembre : au s° DE Garsauzr, pour employer à compte des réparations du haras du Roy, à Saint-Léger.
DRE D ROUES D LE OMR RON PER PARA EAU Re LES GA At
Somme de ce chapitre... 87134 5° 10°
Pour les gages des officiers des Bastimens et préposez aux Ouvrages... .....,,...,.,....,,,.. 2200004
15 febvrier : à Marurev, dessignateur, à compte des plans et eslévations qu'il fait de toutes les Maisons Rojalie pire ns M TARA ee ein
15 febvrier 1682-6 febvrier 1683 : à GraNcé el Le Cowre, portiers du Louvre, Pour avoir eu soin de l'horloge de l’Accadémie françoise, rangé, ballié, ouvert et fermé les portes d’icelle, pendant les années 1680, 1681 et 1683, à raison de 6ott par an (a p.)... 180
17 febvrier- 4 septembre : au s° Rogrriers, graveur, pour sa pension des six derniers mois 1681 et de l'année FRA RS De) A DA AR cet bmies nie
23 febvrier 1689 -6 janvier 1683 : au s" Coexez!, pour le soin qu'il a pris des ouvrages de la grande aïsle de Versailles pendant les deux années 1681 et 1689 ARENA PARA RC PIERRE Looofi
24 febvrier : au s° LamwBerr, pour avoir travaillé à la conduite des Ouvrages du canal et machine de la rivière CR Pre RARE PU MACRsS 2000
11 aoust : à luy, par gratification, en considération des soins qu’il prend dans les bastimens. ..... 2000
29 décembre : aux s'° Lauperr et Prepor, architectes, pour la visite des nouveaux bastimens de Saint-Germain- Gi | ESA AIS AREAS PA ANR PAAAQGUS
24 febvrier 1682-94 janvier 1683 : au s' Maxsarp, par gratification extraordinaire, en considération du service qu’il rend dans les bastimens pendant les six derniers mois de 1681 et l’année 1682, et Aooot de grali-
Sication extraordinaire (4 p.) 12000
1% mars : au s° Camuser, pour plusieurs voyages par luy faits en 1681 dans les villes et lieux des établissemens des bas de layne au tricot. ........... 2000
17 Septembre : à luy, commis aux manufactures des bas de laine au tricot, pour ses appointemens de 1689, 20008, et 1000 de gratificalion en considération des voyages extraordinaires qu’il a faits et ferasdans les lieux desd. establissemens....,..,.,. 3000 6 mars 1682-9/ janvier 1683 : à Monricny, commis
aux Bastimens, à compte sur ses appointemens (3 p.)..
se
. ses 10001
9 mars 1682-24 janvier 1683: au s'.Leresvre, controlleur, en considération du séjour qu'il fait à Versailles et du soin qu’il prend des ouvrages qui s’y font, pour les ennées 1681 1082 (4 plie 00e 6660
Le avril- 1% novembre : aux s° Drsnuss et pe Viuie- MONT, Commis pour l'exécution des rêglemens des toilles en Normandie, pour leurs gages des trois premiers quar- LOC: Péri CARTES LEE 2700!
ee lai el'e lee ae teliele jeter 001 + _.
! Ou Corexe.
5 avril 1682-24 janvier 1683 : au s' Per, controlleur des bastimens de Fontainebleau, sur ses appointemens de 1680 et 1681, et 3600 pour ceux de 1682 (Sp sb de eee ebpetiots Fée ATEN 7200
12 avril-26 décembre : au s° Le Brun, premier
14 avril 1682-24 janvier 1683 : au s° P£rir, con-
peintre du Roy, appointemens de 1682 (4 p.)..
trolleur des bastimens de Saint-Germain, pour ses appointemens des six derniers mois de 1681 et de l’année 1683 (3 p.).......... nus à Me Merde ane 5iooï
27 avril- 6 septembre: à Viscrarn, pour ses gages de 1682, à cause de la conduite qu'il a des eaux bonnes à boire à Versailles (2 p.)................... 1500
30 avril : au s'° BERGERON, commis pour l'exécution des règlemens des manufactures en Bourgogne et Berry, par gralification, en considération des visites qu'il fail dans son département. ............ sub ate 3008
30 avril-1" novembre : au s° Havarr, commis pour l'exécution des règlemens des toiles en Beaujollois, par gralification, en considération du voyage qu'il va faire dans lad. province (3 p.)................. . 1200f
6 may : à La Fonrane, qui a eu l'inspection sur les ouvrages des pallis de Fontainebleau, pour reste de ses appointemens depuis le 20 may jusqu’au 7 décembre
RS ES EE UE DUR ARTE
vrages de toisez....... RAR ATEN AN RTE ETS 2000 3 juin : à Prnauur, dit La Freur, garde de la Prévosté de Hostel, pour le service qu’il a rendu dans les Bastimens jusqu'à Ce jour... ................... 1500û A Desmouuns, autre garde, idem ......... 12008 7 juin : à Tusvensr, autre garde, pour le service qu’il a rendu à faire façonner le pavé des chemins de Paris à Versailles, à Saint-Germain et autres.......... 5oott 14 juin : à Le Boureux et un garçon jardinier, pour avoir travaillé aux jardins de Fontainebleau depuis le 18 septembre 1678 jusqu'à présent ......... 12001 oh juin 1682-91 janvier 1683 : au s' PERRAULT, greffier de l’'Escritoire, pour ses appointemens de l’année 1682 et gratification (2 p.)............... . 3600 28 juin 1682 : à Gazzann, ayant la nourriture des carpes et cignes du canal de Fontainebleau, pour leur nourriture pendant les six premiers mois de 1682. 541 10 janvier 1683 : à luy, pour la nourriture de vingt cignes qu’il a d'augmentation pendant les trois premiers quartiers 1682, à raison de 2 deniers par jour pour ADR Steel died e étre koh
21 juillet : aux s° Mann et Cravier, chirurgiens,
pour avoir pensé les blessez des bastimens pendant l'an . Gorott
A Vorzemanr, garde de la Prevosté de l’Hostel, pour ses soins à faire voiturer les matériaux des-bastimens de
née dernière 1681..,.., RP RATE UE
Versailles et Saint-Germain jusqu'à ce jour. .... 300tt À Gorron, imprimeur en taille-douce, par gratification, en considération du soin particulier qu’il a eu de l'impression des estampes du Roy............. 6Goott 29 juillet 1682-10 janvier 1683 : au s° Cassini, nnatémalicien, pour ses appointemens de 1682 (3p.). 9000û 26 juillet : au s' Pacrois, greffier de l’Escritoire, pour thoisez faits depuis le 1° janvier jusqu'au dernier juin He LIU SN CNRS etre As ts 20001 9 aoust 1682-17 febvrier 1683 : à Anronvs Truwez, jardinier, pour ses gages d’avoir travaillé à la pepinière du Roulle en 1682(2p.)...... US: A 12008 17 febvrier 1683 : à Anrorne Taumgz, jardinier de Trianon, pour ses gages pendant les six derniers mois moiside 1689 55 aia 0 acte regis ol a Nes Gooft 9 aoust 1682-30 janvier 1683 : à Frapes, ayant l'entretenement des arbres des avenues et pépinières de Saint-Germain-en-Laye (2 p.)............... 965 11 aoust 1682 -6 febvrier 1683 : à Barzey, portier de la Savonnerie prez Chaillot, pour ses gages, 300%, et 30 pour le blanchissage du linge de la chapelle et mettoyement d’icelle, el autres menus frais (2 p.).. 330 16 aoust 1682-17 febvrier 1683 : à CLémenr GaRNsER , jardinier de la pépinière du Roulle , pour les six premiers mois de 1682(2p)....:.::::.....,....... 200 80 janvier 1683-17 febvrier 1683 : à luy, au lieu et place d’Anrorxe Truwez, pour ses appointemens, ef 200% de gratification (2 p.)................. &cot 16 aoust 1682-80 janvier 1683 : à Louis GERMAIN, qui a inspection sur les ouvriers de la pépinière du Rouilé (a p.):m eee temrehenseesessehers goof 16 aoust 1682-80 janvier 1683 : à Louis Le Por, ayant l'inspection sur les ouvriers qui travaillent aux plants d'arbres du parc de Boulogne, Marly et Versailles
CAD insert e ter penses: .-)e: goot 17 febvrier 1683 : à Louis Gerwaix et Louis Le Por, par gratification ...... AN SRE RAR 200
16 aoust 1682-30 janvier 1683 : au s° De BeauLieu, ingénieur et professeur ez matématiques, qui a enseigné à escrire et l’aritmétique aux garçons de la pépinière du
Roulle (a p.)...............s.........s.. 300h 16 aoust : à Anpré Lanpry, qui a le soin de garder les adyenues des Thuilleries. ................... 50h
16 aoust 1682 - 4 febvrier 1683 : au s'° Baron, di-
POS TE TU NS VI PO PTE CE VOIS
recteur des plants et advenues des Maisons Royalles AS SE OS SAONE A A A ed Lace
18 aoust : au 8° RÉvÉREND, par gralification, en considération de plusieurs voyages qu’il a faits en Levant pourle:servige dn: Rôy.. 24 5 ie ar Boot
21 aoust : au s° Descoperz, en considération du livre d'architecture des Antiquitez de Rome, qu’il a donné au Pub nee ve bus eodnable COUNS MAR AES HE Q0ON
er
1® novembre : à luy, sur les desseins qu'il fait des bastimens de Versailles. .....,............ 1000 2h janvier 1683 : à luy, commis au controle des bastimens de Chambord, pour ses gages de 1682.. 12004 30 aoust-1° novembre : à Pierre Cozuinor, qui a eu inspection sur les ouvrages qui ont esté faits au jardin de Trianon, pour deux mois de ses gages (2 p.). 18ott 30 aoust : à CLaune pu Hamez qui a eu l'inspection sur la construction du Mail, pour cinq semaines de ses aphontemEnS. D Fe ea De do ose tite ALT 1° septembre : à River, menuisier, par gratification, en considération de la dilligence et soins extraordinaires qu'il a donnez à faire les ouvrages de menuiserie de la uouveñe chapelle, 35 tt iles Do0R 1® septembre : à Popiner, ayant le soin de visiter et tenir en bon estat les moulins de Versailles, pour ses gages des six premiers mois................. Goott 6 septembre 1682-2h janvier 1683 : au s' pe La Quinrinie, ayant la direction des jardins des Maisons Royalles, pour ses gages de l’année 1682 (2 p.)..... NT NON DA AR DR ENT NA DER N NON ENT RSR SEC ARS 6 septembre 1682-94 janvier 1683 : à luy, pour gratification de 1681 et 168a (2 Des a Sueà + OO 6 septembre : à La Croix, commis aux aqueducs des environs de Versailles, pour ses gages de six mois. se eee RSS Ne DA Le le en st CD ON 19 septembre : à la veuve de Brécy, préposé aux bastimens de Versailles, pour reste et parfait payement des pagesdut, défunt... LL NTSC 17 octobre 1683-98 juillet 1683 : à Fossier, garde du magazin des démolilions, ayant le soin des couvertures des Maisons Royalles, pour ses appointemens de 1681 el de l’année 1682 (4 p.)............ a600t 19 octobre 168a-9/: janvier 1683 : au s' Dorsay, architecte des bastimens, pour ses appointemens de F682 (ai pipes JE RS CCE di ee HG0ON 7 novembre : à Jean Resours, dit La Br, garde des pallis de la forest de Fontainebleau, pour une année de BARS RO NE RS SE DS oUN
À la veuveVrgux-Ponr, ayant l’entretenement du jar-
din polager de Fontainebleau, pour ses gages des six déviiare MOIS 2082. dr did du di. got 10 novembre : aux officiers des bastimens de Fontainebleau, par gratification, pour l’année 1683, scavoir : À la veuve Desray, ayant l’entretenement de la moitié dufprand parténhe: KE PANNE TES OR À la veuve Porrer, ayant celuy de l’autre moitié. 300 À Dessourz, ayant celuy du jardin de PEstang. 150f À Nivecow, ayant celuy du Maïl............ 1008 À Var, ayant celuy des arbres fruictiers.. ... aoot À Vozriceanr, ayant celuy des batteaux...... 15ott À la veuve Drssourz, ayant celuy des allées du parc. SR CPR RE An RUE RO MR AE VU à M à À la veuve Toucer, concierge de la Surintendance. . s+ MR T Re She ae Said I lea ee SOON À Muzarp, ayant la conduite des fontaines. ... 300 À Besnanp, concierge de lhostel d’Albret.. ... 15ott À Turerry, concierge de la Vennerie......... 6ott 20 novembre : à la damoiselle Tanique, préposée à la manufacture des toïlles et du tricot à Chasteauneuf, par DATA MON À à 22 eee 2 D 0 0 dei DUO Au s° Juzienne, preposé à celle des draps en la INéSEME VOS 1eme > 10 M UNE EN NE OSTON 11 décembre : au s° Bréavu, architecte des Bastimens du Roy, pour ses gages de 1682............ 3o00t 6 janvier 1683 : au s' Duconer, pour les services qu’il a rendus dans les Bastimens en 1682........, 9000 7 janvier 1683 : au s° Vernier, peintre, par gratification, en considération du travail qu’il a fait en l’année Re RS RE CAE PE ET PR ed AS AIRE TT 24 janvier 1683 : au s° Gervais, médecin des Bastimens, pour une année de sa pension eschue le 1° ocpabre 1089 seit Re RS AG 30 janvier 1683 : à Pierre pe Couroy, qui a eu soin de garder et conserver les arbres des avenues du palais da hiulenies.. 6), LS ei that 17 febvrier 1683 : à la veuve Ocraviex et Jacques Fougerr, qui ont le soin de garder et de donner à manger aux cignes sur la rivière de Seyne, depuis Charenton jusqu'à Supennp si deniers 2001 15 febvrier 1683 : à Jean Frapss, qui a le soin des cignes depuis Surenne jusqu’à Poissy, par gratification.. dote $ eee se Role PAS OA Die Dali S SEE es dat MON 27 juin 1683 : au s° Aucer, aumosnier des Bastimens, pour ses gages en cette qualité, pendant l’année 1009 45 di AR denis cad da de ON
Somme de ce chapitre. ....... 128617
ESTAT DES ENTRETENEMENS
Scavolr : |
23 juillet : à la veuve Groexer, ayant l’entretenement de toutes les couvertures du chasteau, pour les six premiers mois d’iceluy
À Tisseranr, ayant celuy des vitres, idem
A la veuve Girarp, ayant celuy des plombs, idem. 200f
À Dusois, peintre, ayant celuy de toutes les peintures, idem
À la veuve pe Bray, ayant celuy de la moitié du grand parterre du jardin du Roy, petites palissades et allées en | terrasse au pourtour d’iceluy, idem
À Ja veuve Porrer, ayant l’autre moitié
A Gasriez Dessours, ayant celuy du jardin de l’Estang et du jardin des Pins, idem
A la veuve Louis Dsssours, ayant celuy des grandes,
et petites palissades, idem | | A Van, ayant celuy des arbres fruitiers, allées d'y |
préaux el autres, dem hot 10° A Cnarizzon, ayant celuy des orangers et du jardin de la Reyne, idem À La Tour, concierge, ayant celuy du petit jardin de la Conciergerie 29h 10° A Dusois, ayant celuy du jardin de la Fontaine, idem 75h À la veuve Viuxpowr, ayant celuy du jardin potager et fruitier du jardin neuf, idem... .. gof A René Nivecon, ayant celuy du Mail, idem.. 54h 5° À Bsswano, ayant celuy du petit jardin de T'hostel d’Albret, idem 5ot À Cuarizron, ayant celuy du nettoyement des canaux et de l’estang, idem Au s' Frances , ayant celuy des fontaines , idem. GGof À Vozriésanr, ayant le soin des batteaux sur le canal et sur l’estang, idem . 100!
A Cuawizcon, ayant celuy de l'horloge, idem... . 5o 8 novembre : aux cy-dessus nommez pour les entretene-
mens du troisiesme quartier
Sornme de ce chapitre ENTRETENEMENS DU PALAIS DES TUILLERIES,
LES TUILLERIES
28 juillet: au s' Cuincanr, garde du palais des Tuil- }
leries, pour les six premiers mois de ses gages de la prrésente année FAEr site ON
A luy, concierge de la Salle des comédies dud. palais, idem. .
À luy, ayant le soin de nettoyer et tenir propres touites
les chambres et cours dud. palais, idem
Au s° Le Nosrre, ayant l’entretenement du grand piarterre en face dud. palais, idem. . . .
A luy, ayant celuy des parterres en gazon nouvellement plantez en suitte des quarrez en broderie, idem.. 1250
À luy, ayant celuy du petit jardin à fleurs, idem. 75of
À luy, ayant celuy des palissades de jasmins d’Espagne dud. jardin des Tuileries, idem... ...
À la veuve CarBonner, ayant celuy de la haute allée des maronniers d’Inde et pisceas jusqu’à la moitié du fer à cheval Fils 200
À elle, pour le loyer de la maison qu’elle occupe à cause dud. entretenement pendant lesd. six premiers
mois, 2dem SNS NA 100
Aux filles de deffunt BoucrarD, ayant celuy des orangers, idem... ...
À Descors, ayant celuy de toutes les allées et plants d'arbres avec le fer à cheval, idem 1800
À Gurczaume Massox, CLaupe et Éurzaseru Le Juce, ses belles-sœurs, pour lesd. six premiers mois de leurs entretenemens aud. jardin
À Lauy, portier dud. jardin du costé du Pont-Rouge..
PALAIS-ROYAL
À Grarsax Bouricourr, concierge dud. palais, pour les
À luy, ayant le soin de nettoyer les chambres et cours
six premiers mois de ses gages de Nb
dud. palais. . .... :
A Cuncmanr, concierge de la Salle des comédies, pour idem
À Czau»e Bouricourr, ayant l’entretenement du jardin dud. palais, pour idem . Rs 7DON
A La Croix, porlier de basse-cour du palais du costé de la rue de Richelieu, idem. :.... 2925
ee
VINCENNES
À Micuez Taisaucr, jardinier, ayant l’entretenement de tous les jardins dépendans dud. chasteau, pour les six premiers mois........
À Cuevizrar, fontainier, ayant celuy des fontaines du chasteau.; Sie MER er te SO Ot
Totali is seen MTS SIT DO
JARDIN ROYAL
À Parivesrr Cuactou, portier dud. jardin, pour ses GROS AUS NTM ie à AA Rd in Re Ne DAT À Bremanr, jardinier, pour lesd. six premiers mois de l’entretenement qu’il a dud. jardin........... 1950
TolRh nina nimasnr deal: LATE
À Jean-Bapnisre pe La Lane, ayant l’entretenement du vieil jardin et nouvelles palissades du pare du chasteau de Saint-Germain, pour lesd. six premiers mois... ten RS 4 de d del NRA ET en ot
Aud. pe La Lanne, ayant l’entretenement de l’orangenie, em; 5 5e ee à UN trait 20 Doi
À Jean pe La Lanne, ayant celuy des allées et palissades de l’enclos du petit bois, èdem............ 168 10°
À luy, ayant celuy du potager ..........,.. 1008
À luy, ayant celuy du boulingrin ........... hoot
À la veuve Beuuier, ayant celuy du jardin potager el des deux parterres à costé de la fontayne du chasteau DÉUT ADEME TAS Se sea an Ve ie A au se Sa DIT
À François Lavecuer, ayant celuy du jardin et parterres devant les grottes du chasteau neuf, idem... 2251
À luy, ayant celuy des canaux et colines dud. chastea lent Ji np nest ds ic dotiR 95h
À Goërex, dit La Sazx, concierge du pavillon du Vahsridem:: 0 israel an peter nt GO of
À Le Cousrezuen, jardinier, ayant l'entretenement du jardin dud. pavillon, idem. ...,............ 90008
À Craunk Parenosrre, concierge du cheny proche le ASC ET Ce PER EN M ET RER RES TN PS goh
À Pigere Bertuin, concierge du chasteau neuf, idem. RAS pi 2 bled Mae pue is 14 te STE 10"
À Taowasse Leregvre, concierge de la petite escurie, OS heat au DS EL 20 00 DEC a TO
À Souzaicrs, concierge du vieil chasteau, idem. 1134
À luy, ayant l’entretenement de l'horloge dud. chas- Veau, 4eme. ee ide pates een io
À Goëren, portier de la porte du parc de Saint-Ger- UE CAN MR M NO ON RS PAS Li] À Czerewsousr, portier de Ja porte du grand parterre 11177 ONE APR ER AT ER RE LR PO À Cnevizran», concierge de la Surintendance des Bas-
limens, pour ses gages, idem.....,....,...., 100
À CLAuDE LEFEBVRE, concierge de la Maison de la Relligion, à Saint-Germain, idem............... 100! Motah. HE EN RERN Eee
Somme lotale du présent eslat.. ..... 197564 10°!
des Bastimens du Roy, jardins, tapisseries et manufactures de S. M., et appointemens des personnes rares en l'architecture, peinture, sculpture et autres arts, qu'elle veut estre entretenus pour son service en ses chasteaux du Louvre et des Thuilleries, Palais-Royal, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Madrid, Vincennes et autres lieux à Elle appartenant, pendant l’année 1682, expédié par nous Jeax-Baprisre Cougerr, chevalier, marquis de Seignelay et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy, en tous ses conseilz, Controlleur général des finances, commandeur et grand trésorier des ordres de S. M., secrélaire d’Estat, Surintendant et Ordonnateur général de ses Bastimens, arts et manufactures de France, suivant le pouvoir à nous donné par S. M.
PREMIÈREMENT
GAGES ET APPOINTEMENS
DES SURINTENDANT, INTENDANS, CONSERVATEURS ET TRÉSORIERS DESDITS BASTIMENS.
À Nous, en lad. qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseries et mana unes: ec. nec al Vie 112000
A Nous, en lad. qualité de lad. charge el pension attnbnée cbunie à Vcelle, ue Li an 30001
À Nous, comme Surintendant et Ordonnateur général des bastimens du chasteau de Monceaux ...... 2400
Au s° Coquarr pe La Moïr£, conseiller du Roy en ses conseils, intendant et ordonnateur ancien desd. bastimens, jardins, lapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages, SP PP MR RARE LE h5oot
Au s° Gogerr, aussi conseiller du Roy en ses conseils, intendant et ordonnateur alternatif desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de
Au s° Le Nosrre, conservateur général ancien desd. ; 8
SES ÉADOS. sheet ststetdie ere o eee à die sole als
bastimens, jardins, lapisseries et manufactures, pour
* La somme portée au registre est 204314 10°. Cette difiérence en plus de 6851t provient de ce que l'addition de Saint- Germain au lieu de 54311 10°, chiffre exact, porte 61161 10°.
trois quartiers de ses gages el augmentation d’iceux, nemeat diet GORE DÉOHON Dr
Aus" Perraucr, controlleur général alternatif desd. bästimens, jardins, lapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages et augmentation... À 1254 Au s° Leresvre, controlleur général triennal desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour lrois quartiers de ses gages ct augmentation. ... 4133 A M° Cuarces Le Beseue, conseiller du Roy, trésorier général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages à cause de lad. charge, et augmentation d’iceux ......... 2 100ft A M° Crares Le Bescue, aussi conseiller du Roy, trésorier général alternatif desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures. ................... 91008 A M° Sépasrien-François pe LA PLANCHE, aussi conseiller du Roy, trésorier général triennal desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures. ......... 9100N
Somme de ce chapitre... 45203K 18° 9°
OFFICIERS QUI ONT GAGES POUR SERVIR GÉNÉRALEMENT DANS TOUTES LES MAISONS ROYALLES ET BASTIMENS DE SA MAJESTÉ.
Au s° Le Baux, pour ses appointemens pendant lad. année, la somme de 8800tt à luy ordonnée par gratification, à cause de la conduitte et direction des peintres des Maisons Royalles, et aussy de celle qu’il a, sous nos ordres, de la manufacture des Gobelins, pour, avec 3200f! employez dans l’estat de la Maison du Roy, faire la somme de 12000 à luy accordée par chacun an, et dont il a esté payé, partant cy..................... Néant.
Au s° BLoxpez, professeur de l’Accadémie d’architecture establie au Palais-Royal pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages... 1200f!
Au s° Maxsanp, architecte, pour ses gages pendant ladi années 40008 VOOR, ECTS
Au s° Donsay, autre architecte, pour pareils gages... NES EL NES PRE Ce à TO RO ON UN 2 TOO
Au s° Feusien, historiographe des Bastimens du Roy, pour ses gages à cause de lad. charge... ...... 1900
À Cnarzes ErrarD, peintre, retenu pour servir S. M., la somme de 1200 pour ses gages, dont il sera payé de trois quartiers pour lad. année, à cause du service actuel qu’il rend à S. M. dans ses bastimens..... goott
A Noëc Covrez, autre peintre. ............ 200
À Baizzy, peintre en mignature............ 200
À Friquer, autre peintre. ................ 200
A Cuaupe Go. autre peintre .......... 1201
À Anpré Féumen, ayant la garde des figures et le soing de tenir nets et polir les marbres des Maisons Royalles, pour ses gages................... Aooë
À AnGuteR, sCuIpieur 4, à 4 4 4 4 s0 0 à sea » 010 à 1 SQOÛ
-À Jacques Houzeau, autre sculpteur, faisant ordinairement les modèles et ornemens tant au Louvre qu'ailleurs, pour ses gages, la somme de Aooff, dont il luy sera payé SGH PET ONE ee Re TR Les Pet dt 4 Dot
À François Giraron, autre sculpteur, pour ses ga- HO pd Ne den ana Nour bte ROON
À Tuouas Renaunin, idem. .... ic 4900
À ANToinE CoizEvAUX, 2dem. . .... 200
À Louis Le Gros, idem........ 1508
À Paimpes Buisrer, idem . ..... 150
À Marareu LespacnanDeL, idem. . 150
À Pauppes Carriens, idem.........,...... 15o
À: Baprisre Tuey, idem .......::..:....,. 9008
À Pierre Mazeuines, idem... ........,.... 150ût
À Prerre Mesxarp, marbrier, pour ses gages... 3ott
À Husenr Missox, autre marbrier, idem... .... 30
À Dommico Cuecy, qui fait toutes les garnitures de bronze doré des portes et croisées des Maisons Royalles. RON M ENS RIT QUES AIRES RE LMRES DUTS SOON
À Le Cuerc!, graveur, pour ses gages. ...... 100
À Israëz Sizvesrre, autre graveur, pour faire les desseins d'architecture, veue et perspective des Maisons Royelles, carouzels et autres assemblées publiques, la somme de quatre cens livres pour ses gages et appointemens que S. M. luy a accordé par brevet, de laquelle il sera payé entièrement. .....s....s.e.eses.e 400
À Gorrox, imprimeur en taille-douce....... 100
À François Vnnor de Clermont, maistre des œuvres de maçonnerie des Bastimens du Roy, tant pour ses gages anciens qu’augmentation d’iceux, la somme de douze cens livres dont il sera payé de la moitié, attendu le service actuel qu’il rend à S. M... D
A Lisérar Bruanr, maistre des œuvres de charpenterie, pour avoir l'œil sur tous les charpentiers des Maisons
Royalles, la somme de douze cens livres, dont ïl ne sera
payé que de la moitié, parlant ey............. 6oot Jrin DONS, MAO, Li eines ee ov see JOÙ À Jacoues Maziëre, idem... ............... 3oû À Jaoues GaBrteL, idem. :...:...: 30ott À Prerre Tnévenor, idem .......:.. 3ott Ait oLE MAIS. dem: NS Li 3ott
À Poxceuer CLequin, charpentier. . î 30
? Le registre porte Le Cerc, mais la lecture n’est pas douteuse : il faut certainement Le Crerc.
Léna t. 2. dé
À Pauz Cuarpenrier, autre charpentier... .... 30 À Jrax Bricar», autre charpentier... ........ 30h À Prerre Dionis, menuisier .,:............ 80oN ATCLAUDE DERGERAT, 10P M a va de su eat à à: JON À! Pa0DES PROD 1dEM AN PUR SO À Comet eme ia cie nee 2 OT ASBOULE: -cbonisle se OU NL Rai sde EU SION À la veuve Souurer, autre ébéniste.. ........ 3ot À Denis Ducnese, serrurier............... 8ott À Cnanues Janson, vitrier.. ....,.......... 3ott À Esmrénxe Yvon, couvreur.,.........,.... 30N ASNicors Dovar: sdemein sr to LI "Sol À Dimancue CHanueL, idem. ............... 8of À Grzes Le Roy, plombier. ......,..... Soon À la veuve Jean Azzain, idem. ...,,........ 80ot LOU À la veuve Mazeuines, idem. .............. 3ot
A; Pauzipes:Vinar: demi: si A out
Au Antoine ViTEL, DaVeur :,,,5,, seu: DO À :-Craune Brio, miroitiers. 4: .......4.....80t À La Baronnière, peintre et doreur ......... 3ot À Gosseuix et Lacxy, armuriers, retenus pour travailler aux instrumens de mathématiques nécessaires pour
l'Académie des sciences. ...... 200
À Tavrer, orloger, retenu pour entretenir toutes les pandules de l’Académie des sciences, tant celles qui sont à l'Observatoire que dans lad. Académie ....,., 3oott
À Masseun, chaudronnier, pour ses gages. pendant LEE PS BRENT PT OR LES EN cn AA “oo
À Papguaix et Varisse, ramonneurs de cheminées, pour avoir soin de tenir nettes toutes celles des Maisons Royalles à Paris, Saint-Germain, Fontainebleau et autres lieux, la somme de 200%, sur quoy leur sera payé 30 à chacun, et les racommodages de cheminées leur seront payez par ordonnance particulière, partant ey. 6ott
À Danez Fossier, garde du maägazin du Roy où se mettent les démolilions et matériaux nécessaires pour les Bastimens de S. M., pour ses gages... .... 4oott
À Cuares Mozer, jardinier, retenu pour travailler aux desseins des parterres et'des jardins de S. M. lorsqu'il luy sera commandé, pour ses pages, la somme de 1000 dont ïl ne lui sera payé que la moitié, partant ey. 5ook
À Axoré Le Nosrne, aussy retenu pour travailler aux desseins et parterres, pour ses gages la somme de 12008, dont il sera payé entièrement, EYr sde: 1400
Au s° François Francnes, intendant de la conduitte et mouvement des eaues et fontaines de S. M. , la somme de 3ooot, sçavoir : f8oott d’anciens gages et 1200 d'augmentation, dont il sera payé de trois quartiers MORIANt à, 5, x lobe Duene it des Doi
A luy, ayant l’entretenement des fontaines de Runois
y; a} 68 palais de Luxembourg, Croix-du-Tiroir et chasteau du Louvre, pour ses gages à cause dud. entretenement. . .
À Pierre Francines, ingénieur, pour le mouvement
nm
des eaues et ornemens des fontaines, outre ce qui lui est ordonné dans l’estat de Fontainebleau, la somme de Goo, dont il lui sera payé trois quartiers seulement, SCHOSON
À luy, ayant la conciergerie de la maison du regard des fontaines de Rungis, hors le fauxbourg Saint-Jaques, suivant l’arrest du Conseil du 28 juin 1675, la somme
Ca orele ne ee net e etes eee de ele ed dd ee à
de 100ott du fonds laissé dans l’estat des finances sous le
nom du trésorier des Bastimens, cy........... 100
Au s° Manicxer, l’un de nos commis, ayant le soin de la visitte de tous les ouvrages ordonnez par S. M. en ses Bastimens, et de tenir la main à ce que tous les ordres par nous donnez pour l'exécution des volontés de S. M. soient poncluellement exéculez et avec diligence requise, pour ses appointemens. ............ 2000
À ....., commis de l’intendant desd. Bastimens en CTeRIC R ee Lee pme Lou Gooït
À ....., commis du conservateur général desd. Bastimens en exercice, pour, en son absence, avoir l'œil à ce qui est du controlle général, pour ses appointemens. .
ossi
ARR CL RE PRE PA CR PRE SR ON
Aux trois premiers commis en titré d’oflice des trois trésoriers généraux desd. Bastimens, pour leurs gages , à raison de 300! chacun, dont il leur sera payé seule- 6oott
À Dans Fossier, garde des magazins des marbres pour lesd. Baslimens, pour ses appointemens pendant lad. année 16892...
ment 001 an a
issues
D PE de ao et TNA DURE NN OOON Somme de ce chapitre... ... ... 27300 OFFICIERS SERVANS SA MAJESTE
POUR L’ENTRETENEMENT DES MAISONS ET CHASTEAUX CY—-APREZ NOMMEZ
LOUVRE
À René pe Louviexy, concierge du chasieau du Louvre, pour Lenir nettés les grandes et petites galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages Llant anciens que nou-
RÉEL RAS SL D PRE PDA AU à EP A AE 100
GOURS DE LA REYNE
A Pasouisr, portier de la porte du cours de la Reyne
du costé des Thuilleries, pour ses gages de lad. annébs ii ue PA Le DR LUN a ENS LAON
À Jaoues pu Buisson, portier de l’autre porte du costé de Chaillot, et pour garder les plans des Thuilleries, pOURBOB pages... le... ue ke UE LARGES SE LOT ON
DTA A Cr RAR LE € MOVE OUU
PALAIS-ROYAL
À Simon Le Vaouer, portier de la porte de la rue des Bons-Enfans et de la rue Richelieu, pour ses gages. 150 À Esrienne Mesnivier, portier de la grande porte du
Palais-Royal. . . ... Se GER LR SRE A rss LRO
Mobale tré ci ete D RATE EE SE SO ON
COLLÈGE DE FRANCE
À Duczos, concierge dud. Collège de France, pour deux quartiers de ses gages pendant lad. année... at
MADRID
A Jeax Ricann, concierge du chasteau de Madrid, pour ses gages dont il sera payé de trois quarticrs seuléMeNtEsS ES en Se RE en DRAM ON
À François Franaines, ayant l’entretenement des fontaines et groltes des chasteaux de Saint-Germain, pour ses gages à cause dud. entretenement, la somme de 12008 et attendu le dépérissement de la pluspart des groltes, il ne sera payé que de celle de... Mr BDON
À Juuen Duvau, portier du vieux chasteau, pour trois quartiers de ses gages..,........ Hit
À Louis Guiccor, portier du chasteau neuf, pour pareils gages . ..... see ea hr SION ets PUTUN
À Czaune Taizer, portier de la porte du parc de Saint-Germain au bas des descentes du chasteau, pour
pareils gages.. ..... SR RAA MES EE RAR SR ra LU À Cuauoe Leregvre, concierge de la maison appellée la Rehgion, pour ses gages... ...:.......::. 150h À ..... Poisson, peintre, pour ses gages. .... 3oft À Cannes DE La Rue, maçon.............. 3of À ..... Augerr, charpentier. ....... DR IÈs dE 30! À François Mizcor, menuisier.......... +5 DOI ALouis Piorsérrunier nes Aagarast te Li 30h
À Cnarzes LEMERGIER, vitrier.. ............. 380 MOTAIR R E R e Le er 3 DEN SAINT—LÉGER.
Au s'° pe Garsauzr, concierge du chasteau de Saint-
Léger, pour deux quartiers de ses gages....... 995
POUGUES
À Jean ADRtEN, garde des fontaines de Pougues, pour trois quarliers de ses pages ........,...4..... 7oû
À René Jam, concierge de la surintendance des bastimens de Versailles, pour ses gages.......... 2008 L’entretenement ordinaire des autres concierges, jardiniers et autres officiers dud. chasteau de Versailles est payé par estat séparé, partant cy............ Néant.
JARDIN MÉDECINAL.
Les gages des officiers et entretenemens ordinaires dud. jardin médicinal du fauxbourg Saint-Victor montant à 21000 se payent par estat séparé, partant cy...... DE AS Re Dita era aies bre IN PIN GGnl.
HOSTEL DES AMBASSADEURS
À Ségasrien Poucer, concierge dud. hostel, la somme de {oo dont luy sera payé seulement 100, partant CU M nr RU a ds Ua ce den 10OÙ
CHASTEAU-THIERRY
Led. chasteau et domaine de Chasteau-Thierry a esté engagé à M. le duc pe Bouizuon, partant cy.... Néant.
VILLERS-COTTERESTS.
Le chasteau et domaine de Villers-Cotterests a esté baillé à M. le duc »'OrLéans en augmentation de son appatage DAMADE LT.. Lee ee raua cu eluie 24 (Gent
Somme totale du contenu au présent PB Ven sv mas "ot 1
Laquelle somme de 752934 18° 0° sera payée aux dénommez au présent estal par le s° Le Bescue, trésorier général des Bastimens du Roy en exercice l’année dernière 1689, des deniers de sa charge, et rapportant le présent estat par nous expédié, ensemble les certifications du conservateur des bastimens et jardins de S. M. du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et deuement fait, ainsy qu'ils sont obligez par leurs charges et emplois, et quittances sur ce suffisantes, lad. somme de 75293 18° 9° sera passée et allouée dans la dépense de son compte par Messieurs
! Le registre porte par erreur 752got 18° 9°.
des Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté.
Fait à Versailles, le 21° jour de janvier 1683.
Signé : COLBERT,
ESTAT DES PAYEMENS À FAIRE
par M° Cuarces Le Brsque, trésorier général des Bastimens du Roy, pour les gages des officiers desd. Bastimens, à cause des entretenemens qu’ils ont dans Île palais des Thuïlleries, Palais-Royal, Vincennes et Saint-Germainen-Laye, et ce pendant l’année dernière 1682, ainsi
qu’il ensuit :
PREMIÈREMENT
PALAIS DES THUILLERIES
Au s° Cuncuanr, garde-clef du palais des Thuilleries, pour ses gages pendant lad. année... ......... 300
À luy, comme concierge de la Salle des machines nouvellement construite au palais des Thuilleries pour danser les balets et représenter les comédies et machines, pour ses appointemens de lad. année à cause de lad. charge, à condition d’entrelenir deux valetz pour tenir la salle nette. ouvrir et fermer les portes et fenestres et d’avoir l'œil à la décoration, machine et amphitéâtre, Dour sed ape. ie La pds rt RM RE EE «9000
À luy, ayant soin de nettoyer et tenir propres toutes les chambres et cours dud. palais, pour lad. année...
SSP RS PR SR TT Re SR Pr SD D ON
À Anpré Le Nosrre, ayant l’entretenement des parterres nouvellement plantés à la face des Thuilleries, pour ses gages à cause dud. entretenement consistant à netloyer, battre et rateler la grande terrasse en face dud. palais, la grande allée du milieu, contre-allée, tour et place du grand rondeau, avec les palissades de la demie lune plantée de sapins, ifs et ciprez jusqu’au premier maronnier d'Inde de la grande allée du milieu et allée de traverse plantée de buis qui ferme le quarré où estoit l’estang, l'allée d’ormes au bout des parterres où est le milieu du rondeau finissant à droit de l'allée du mail à gauche de la grande terrasse du costé de la rivière, huit quarrés de parterre en broderie, lesquels seront tondus, nettoyés et entretenus en tout leur contenu , ainsi que les platies-bandes et allées de traverse et tour de bassins, entretenir de labour et faumäers les arbrisseaux verds dud. parterre, mesme les garnir dans les saisons de fleurs de pareille espèce qui y sont, lesquelles il fera lever, re-
COMPTES DES BÂTIMENTS. sa 4
planter, couvrir et regarnir à ses frais, la somme de 3900 pour led. entretenement et augmentation penfade annees es RARES ee ot
Aud. Le Nosrre, pour les parterres en gazon qui ont esté depuis augmentés ensuitte des huit quarrez de broderie cy-dessus, la somme de 2500 pour led. entretenement et augmentation pendant lad. année... 2500
À luy, pour l’entretenement d’un jardin à fleurs entre le grand parterre et l'allée des meuriers qu’il doit toujours tenir remply de fleurs, particulièrement durant l'hiver, et pour cet effet fournir de fumiers, terrots et autres choses nécessaires. .,..,...,.....,,. 1500
À luy, pour l’entretenement d’un espalier de jassemin d’Espagne dans toute la longueur du mur de Lerrasse et l'allée des meuriers, fournir le fumier, terrot et autres choses nécepsaures RSS mi dau due gba
À la veuve CarBoxner, ayant l’entretenement de la baute allée des maronniers d’Inde et pisceas jusqu’à l'extrémité du fer à cheval en la place des meuriers blancs qui.ÿestorent plantés... 144,0... Hot
À la dame veuve Carponner, pour le loyer de la maison qu’elle occupe à cause dud. entretenement pendant lad. dpneë OM LU SAME SE LAN RO GE Al Lt EL ao
À Prnre Dusçors, ayant l’entretenement du parc des Thuïlleries depuis le grand parterre jusqu’au bout de la demye lune qui regarde sur le fossé, et depuis la terrasse du costé de l’eaue, y compris dans toute la longueur jusqu'au parterre en plattebande de l’autre costé, à la réserve du quarré où estoit le Labirinthe, entretenir toutes les allées, labourer les plants d’arbres de tous les quarrés de l’amphitéâtre , et tenir le tout dans la plus grande pro-
PRO nai Ldsetias RU ET RAR ANAL PTE VA 3600
À Françoise et Anxe BoucanD, ayant l'entretenement des ouvrages du Roy en sa grande orangerie du jardin des Thuilleries, parterres à fleurs et autres jardins derrière, 12008 pour leurs gages à cause dud. entretenement, sçavoir : 8ool d’anciens gages, et Aoott d’augmentation, dont elles seront payées de 900! pour lad. année en fournissant l'inventaire et le dénombrement des orangers qui sont dans lad. orangerie, appartenans ADR Ge LAGUNA RS goot
À Guiczauue Masson et à CLaune et Éuisagera LE Jucr, ses deux belles-sœurs, chacun pour un tiers de l’entretenement des plattes-bandes ei tapis de gazon le long de la haute allée, d’un ormoy, d’un quarré de bois verd et d’un boulingrin de l’autre costé desd. platies-bandes, avec la grande allée qui les sépare, pour leurs gages et entretenemens pendant lad. année. ..,...,........ 2050
À Lawy, portier des Thuilleryes du costé du pont Rouge, pour ses gages. ..............,.... 300
DORE LU; ao
PALAIS-ROYAL
À Grarian Bouricourr, concierge dud. Palais-Royal, JE ne PO
À luy, au lieu de François Husr, dit Porrevin, ayant le soin du nettoyement des chambres... . 225
pour ses gages FN …...
À Pierre Cuincmanr, pourveu de $. M., par son brevet du 7 janvier 1666, de la charge de garde-meubles et machines du Palais-Royal, dont estoient cy-devant pourveues Anxxe Durois et Mans TuauiLuier, pour ses gages. . AAA à A SA DEA à LL
A Nicoras Bovricounr, jardinier du jardin dud. padie, le à nie us alNttaa lue HDOO!
A La Croix, portier de la basse court dud. Palais- Royal du costé de la rue de Richelieu... ....... 45oû
POS SN PMR Rs ADD QU
VINCENNES
A Micuez Taisauzr, jardinier, ayant l’entretenement de tous les jardins dépendans dud. chasteau, pour ses gages pendant lad. année... ................ 1 50oît
À Cuevizzarp, fontainier, ayant celuy des fontaines dud. chasteau, pour ses gages pendant lad. année. 6oof
JARDIN ROYAL
Au nommé Bremanr, ayant l’entretenement dud. Jardin Royal, pour ses gages. dat a DO
A Priresrr Cuaizcou, portier dud. jardin , idem. h50où
Potage
A Jean-Baptiste pe LA LANDE, ayant l'entretenement du vieux jardin et des nouvelles palissades dans le parc, à la réserve du grand parterre et allées qui sont autour, pOur 865 pages... .............s.e. 5oott
À luy, ayant l’entretenement de l'orangerie, pour ses gages...
À la veuve Jean pe LA Lanne, jardinier, ayant l’entre-
AR A PE ARR PAU APT PUS . booï
tenement du grand parterre nouvellement replanté et augmenté de trois allées autour dans le vieil jardin, pour HS BAYER à «su en Pufgiele mine à ee sie ofpe le ein 1390
À Jean D La Lane, autre jardinier, ayant celuy des
! Le registre porte par erreur 20550f.
palissades ei allées de l’enclos du petit bois de Saint- SA CUTES LT ait À luy, ayant l’entretenement du potager, idem. 200% Aud. La Lane, ayant l’entretenement du boulingrin et jardin de gezon, idem. ............ 8oot A la veuve Bezcier, ayant l'entretenement du jardin potager et des deux parterres à costé de la fontaine du chasteau neuf, la somme de 6ooft dont elle sera payée
Germain, pour ses gages....
se...
de 450% pour lad. année, partant cy.......... A5of
A Françus Lavecugr, au lieu de François Bezter , son beau-père, ayant l’entretenement du jardin et parterre du devant des grotes dud. chasteau neuf, la somme de 6oott, dontil sera payé de A5ott pour ses gages. . h5ott
A luy, ayant l’entretenement du jardin des Carnaux el collines dud. chasteau, au lieu de Fravçois Bezuer, la somme de 100 par an dont il sera payé de 75! pour : + mon
A Pierre Gognex, concierge du pavillon du Val, pour S6S pAGES........ essor 1200
SC PAGES... ses ssse reste
À Guinuume Le CouriLzer, jardinier, ayant l’entrelenement du jardin du Val dans le parc proche Carrières, ee Vel OMR E QUE ARE RS EE D OO
À Crau Parexosrre, concierge du chenil proche le Tripot de Saint-Germain, idem............ 180
À Prenr: Berrin, concierge dud. chasteau neuf, idem.
Re NS LR PO RAI VUE te RO
A Tromisse Lerepvre, veuve Francnox, ayant l’entretenement te la petite escurie du Roy, la somme de Aoott par an, dant elle sera payée de 2001! seulement pour ses pages...
À Henn: Souraiere, au lieu de Carnerine FERRAND, sa mère, corcierge et garde-meubles du vieux chasteau,
RE ee A A RS TRE ED Met aa ONE
POUTSÈS | GARES. se à dise ane se eue a96N A luy, ayant l’entretenement de horloge dud. vieux chalet dames ts el ian b nt ea qit À Gormx, portier de la porte du parc de Saint-Ger- MAIN ES MER. Sn à 4 die Ile ae 22 40 shit 360% A Czermgousr, portier de la porte du grand parterre de Saint-Germain, idem........,.......... 360! À Cuevzcar», concierge de la Surintendance de Saint- Gédmaia) dan RU RM EUR, RS ani
MAR MS ion Ee 24080
Somme totalle du présent estat....,..... Lo538h ?
Laquele somme de 40588 sera payée aux dénommez
“au présen: eslat par le s° Le Bèçue, trésorier général des
2 Le reyistre porte 40388 par suite de l'erreur de 200% que nous wvons signalée au chapitre des Tuileries.
cal de de de Le dd Dh Dé ee LS à
hdi site à
Bastimens du Roy en exercice l’année dernière 1682, des deniers de sa charge; et, rapportant le présent estat par nous expédié, ensemble les certifications du controlleur des bastimens et jardins de S. M. du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et deuement fait, ainsy qu’ils sont obligés par leurs charges el employs el quittances sur ce suffisantes, ladite somme de 40588 sera passée et allouée dans la dépense de son compte par Messieurs des Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsi le faire sans difficulté.
Fait à Versailles, le 21° jour de janvier 1683.
Signé : COLBERT.
que le Roy veut et entend eslre entretenus en son chasteau de Fontainebleau, et autres dépenses que Sa Majesté commande y estre faites pour la conservation et entretenemens d’iceluy pendant l’année 1683, expédié par Nous Jean-Barrisre Corserr, Chevalier, marquis de Seignelay et autres lieux, Conseiller ordinaire du Roy en tous ses Conseils et au Conseil royal, commandeur et grand trésorier de ses Ordres, Controlleur général des finances, ministre et secrétaire d’Estat, Surintendant et ordonnateur général des bastimens de S. M., arts et manufactures de France, suivant le pouvoir à nous donné par $S. M.
PREMIÈREMENT
Au s° marquis de Sanr-Henem, capitaine, concierge aud. chastcau, pour ses gages, la somme de 380otl, outre 12008 employez dans l’estat de S. M. de la Maitrise de Melun et Fontainebleau ............ 3800
À Nous, en lad. qualité de Surintendant et ordonnateur général des bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour nos gages de lad. année 1682, outre 1200 employez dans l’estat des bois de la Maitrise de Melun et Fontainebleau. ..:..,........... 38001
À Louis Coquinor, garde-meubles du Roy, ayant la charge de faire teindre et nettoyer les meubles dud. chasteau et veiller à la conservation d’iceux, pour ses gages pendant lad. année 1682......,........,.. 3004
À la veuve pe Bray, ayant l’entretenement de la moitié du grand parterre du Roy, anciennement appelée le Tibre, nouvellement refait et replanté de neuf, pour la tonture_ des bois des deux quarrés d’iceluy du cotté de la chaussée, netloyement des deux quarrés, de toutes les allées, perrons, palissades et terrasses plantées et à
planter, augmentation du rondeau, allées et parterres d’allentour et de la grande allée de la chaussée qui va de la cour de l’Ovalle au Ghenil, suivant le devis et marché qui en ont esté faits, pour sond. entretenement pendant Mot antiée ee ie ai aie ei tr 1000!
À la veuve Nicoras Porrr, jardinier, ayant celuy de l’autre moitié du grand parterre et augmentation dud. grand rondeau, suivant le marché et le devis qui en ont esté faits, idem. .....,... SRE RUE 4 1000f
À Gasriez Despours, autre jardinier, ayant l’entretenement du petit jardin de l'Estang et du jardin des Pins nouvellement plantés, deffrichés etremis en estat, Allée royalle, Allée solitaire et allée du pourtour dud. jardin des Pins, allée des ormes, du chenil et allignemens des canaux qui font la séparation du parc d’avec led. chenil, jusqu’en commenceant le long de la closture du jardin de la fontaine de la Granderie et finissant au bout de la grande allée attenant le pavillon, eu égard à l'augmentation d’entretenement dud. jardin des Pins, suivant le devis et marché qui en ont eslé faits... 7ooft
À Cnarizron, autre jardinier, ayant l’entretenement du jardin appellé de la Reyne et des orangers de S. M. pour ses appointemens à cause dud. entrelenement, la somme de 1200f!, à la charge de fournir 2004 par chacun an à la veuve Boxavenrure NivgLon, vivant jardinier dud. lieu, et tondre les buis, nettoyer les quatre quarrés dud. jardin, les allées et terrasses d’iceluy, ensemble entretenir les palissades des buis qui sont tant contre lesd. terrasses que contre les murs dud. Chasteau, filerias et cyprès et, les sallettes de gazon en ovale et quarré, comme aussy de fournir les charbons nécessaires pour l’Orangerie, faire racommoder les caisses desd. orangers , rafraischir les terres toutes fois et. quantes que besoin sera, faire sortir au printemps lesd. orangers dans led. jardin, et les faire rentrer dans lad. orangerie, et généralement faire et fournir tout ce qui sera nécessaire pour led. jardin de l’Orangerie, suivant le devis et marché qui eR ohtenté folles dieu de Air Le 1200f
À Jean CamariGras ayant épousé Carnerine be Sermaexac, veuve de Reuy Le Roux, auquel S. M. a accordé par son brevet du ......... la jouissance du logement et du quarré qui est au millieu des palissades dud. jardin des Pins, à la charge de le faire planter d'arbres fruitiers à ses dépens sans aucuns gages, par- LE (AA PP RER MER ORER PSE ERNE RRERS Néant.
À La Tour, pour l’entretenement et nettoyement du jardin de la conciergerie du chasteau, ensemble des arbres fruitiers, allées et palissades d’iceluy, la somme de 754, de laquelle il ne sera payé que de celle de... 454
À Jacques Beswanp, ayant l'entrelenement et nelloyemen de l’hostel d’Albret, des plattes-bandes, bordures et comparlimens qui y sont plantés et des allées et pallissades, la somme de 360%, dont il ne sera payé que de ce de Nimes te 100 A Cnarisow, à condition qu'il baillera 100 à la
veuve Corrarp pour luy aider à nourrir et entretenir elle
nn
et ses enfans tant qu’elle vivra, et pour avoir par led. Cuarizzox soin de nettoyer l'estang el canaux dud. chasteau, oster les herbes, les jones et ordures qui s’y pouront trouver et amasser, fournir les batteaux et ustancils nécessaires à cet effet, et faire en sorte que les lieux soient tousjours nets et que l'eau ne se perde, la somme de 75ot, dont il ne sera payé que de.........
A Jean Dupois, ayant le soin et nettoyement des pein-
Lures tant à fresque qu’à huïlle, anciennes et modernes, des salles, galleries, chambres et cabinetz dud. chasteau, la somme de Gooït pour ses appointemens, à la charge de restablir celles qui sont gastées et nettoyer les bordures des tableaux et de fournir de bois, charbons et fagots pour brusler esd. salles, galleries, chambres et cabinets où sont lesd. lableaux, pour la conservation d'iceux, et Goott A la veuve Groener, ayant l'entretenement et resta-
ce pendant laid année 1080004 Lea Are
blissement de toutes les couvertures d'ardoïse et de thuille dud. chasteau, jeu de paulme couvert, orangerie, galleries, hostel d’Albret, de Ferrare, des Religieux, et généralement de toutes les maisons dépendantes dud. chasteau et appartenantes à 5. M.............. 3000!
A la veuve Viguxpoxr, ayant l’entretenement du jardin potager et fruitier du jardin neuf dud. Fontainebleau, pour ses gages... 180oit
A la veuve Anpré Gina», plombier, pour le restablis-
SU 0 310 en ee nure et ne ie "s "00/0 07%
sement el entretenement des plomberies dud. chasteau et lieux qui en deppendent et rétablir les plombs rompus, pour ses gages.. FU MON
A René Nivezow, pour le nettoyement et entretenement du jeu de Mail et des palissades d’iceluy, ensemble du
berceau des meuriers entre les canaux du chenil, la
somme de 150, dont il ne sera payé que de 119 10°, partant cy.............s.ss esse 119 10°
Au s° Pierre Francines, ayant l’entretennement et nettoyement des cisternes et réservoirs, regards, conduittes des bassins des fontaines, en sorte que les eaux ayent tousjours leur cours ordinaire. ........c 13301
A Vanin, ayant l’entretenement des arbres fruitiers qui sont plantés dans les quarrés du grand parterre de Fontainebleau et le long de la muraille du costé de la Coudre, des allées d’ipréaux, nettoyement des tablettes
du canal, labours du pied des arbres fruitliers el des plattes-bandes de l'allée des meuriers, ensemble le nettoyement des ruisseaux et fossez qui escoulent les eaux du parc, suivant le devis et marché qui en a été fait, A la veuve Louis Dessours, jardinier, ayant lentrete-
pour led. entretenement...................
nement de toutes les tontures du devant des prandes palissades dans les cinq principales allées en toute leur hauteur et les tontures des pelites allées de traverse, à 20 pieds de bault, la tonture du derrière desd. grandes et petites palissades à 10 pieds de haut, les plattesbandes au pied de devant lesd. palissades dans les grandes et petites allées, de 4 pieds de large, et les labours et défréchissement au derrière d'icelles grandes palissades de 10 pieds de large et au derrière des petites de 6 pieds de large; plus les tontures des palissades de l'allée nouvelle du costé des pins qui conduit à Avon seront faites devant et derrière, et les plattes-bandes de labour comme dessus en la longueur de lad. allée contenant 600 toises ou environ, avec le nettoyement de la grande place en face des cascades et teste du canal; lesd. tontures, plattes-bandes, labours et nettoyemens dans le meilleur estat qu'il se pourra dans chacune des années desd. entretenemens ; plus de faire des dégorgemens généralement quelconques au pied de toutes les palissades, pour led. entretenement et augmentation pendant lad. année 1682..... 20001!
Aux Religieux de la Très-Sainte-Trinité du couvent fondé aud. Fontainebleau, tant pour l’entretenement d’une lampe d'argent, garnie de ses chaisnons, que Leurs Majestés ont donnée pour brusler nuit et jour devant le très saint sacrement de l'autel, que pour la fourniture et entretenemens des ornemens el paremens d’autel, linge et luminaire pour la célébration du service di-
Aux religieux de l’hospital de la Charilé dud. Fon-
tainebleau, pour la pension que S. M. leur fait par chacun an pour la subsistance des malades dud. lieu pour lad. pension. .......... 1800
À Vozricganr, ayant l’entretenement de tous les bat-
CPC CCC
teaux appartenans à S. M. sur le canal, pour led. entre- 200!
se.
tenement.....
A Louis pu Bois, au lieu de Marrin Jamin, concierge du logis de la fontaine dud, chasteau et jardinier des
jardins en deppendans, la somme de 150% pour ses gages de concierge et jardinier, à la charge de bien et soigneusement entretenir lesd. jardins, labourer au pied des arbres, rateler les allées, tondre les palissades, el généralement tout ce qui sera nécessaire dans led. en-
tretehementii ds ane si Ripsene HAE: MD ON
À Nicoras Tniery, ayant la garde et conciergerie du Chenil et entrelenement des allées faites dans le parc d'icelif. sc Nan nes UE RE EEE Lo et
À GazxanD, ayant le soin et nouriture des carpes et cignes dud. canal et des étangs du chasteau, pour lad. nourriture pendant lad. année.............. 1089
À Nicozas Dupoxr, gentilhomme ordinaire de la vennerie du Roy, et Nicoras Dupowr, son fils, en survivance l’un de l’autre, suivant le brevet de S. M. du ... par forme de pension, à cause de l’entretenement de la
volière qu'il avoit auparavant qu’elle fust convertye en DÉARRBEES, Là SAR NL en TPE LIEN ASIE Got À Desprars, ayant la charge de garde de la basse court des cuisines. ............ Gi eit PENC RET D ON À Roserr Jam, ayant la charge de garder la basse court du Cheval-Blanc.....,........,... 374t10° À Jacques Bssxarp, ayant la garde et la conciergerie de l’hostel d’Albret, pour l’entretenement de la maison, cour et escurie qui en dépendent. ............ 100 À la veuve Toucer, concierge du pavillon où logent Messieurs les Surintendans des finances, pour ses gages, à condition de nettoyer led. pavillon, cour et escurie d'en SR Nr ue ana 200 À Cuarces Gervais, portier du parc........ 300% À Guiczauwe TixeranD, vitrier, ayant l’entretenement
des vitres du chasteau et dépendances d’iceluy, pour ses # MADELEINE LE ones da0o À Cosus Perir, portier de la cour du Cheval Blanc, pour (868 papes, ax) su A SR DOI À Jaoues Doncuewer, dit Larour, pour avoir le soing de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les logemens dud. chasteau, pour ses gages .......... 300oû À CuarizLo, ayant le soin de monter et d’entretenir 1 ” l'horloge, pour ses gages................... 100
Somme totalle du présent estat.. 27319tt
Laquelle somme de 2731 28 sera payée aux dénommez au présent estat par le s° Le Besçue, trésorier général des Bastimens du Roy en exercice l’année dernière 168», des deniers de sa charge; et, rapportant le présent estat par nous expédié, ensemble les certifications du controlleur des bastimens et jardins de $. M. du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et deuement fait ainsy qu’ils sont obligez par leurs charges et employs et quittances sur ce suflisantes, lad. somme 27319 sera passée et allouée dans la dépense de son comple par Messieurs des Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté.
Fait à Versailles, le 21° jour de janvier 1683.
Signé : COLBERT.
œ Le)
RECEPTE
Par estat du 15 décembre 1682, il a esté fait fondz pour les bastimens, ornemens, réparations et entrelenemens des Maisons Royalles pendant l’année 1683, de la somme de Ao840o83# :
Comptant au trésor royal ez dix premiers mois LORS hi re NU re hoooooott En novembre 1683........... -... 6h08!
Potaliii aete ME r Ro8ho8at
PREMIÈREMENT
Pour achever la moitié du grand quarré des offices, Commun du Roy, de la Reyne, de Monseigneur et de Ma-
dame la Dauphine, qui a esté commencé en 1682, et pour eslever l’autre moitié jusqu’au premier étage. hooooot
Pour achever les logemens des jardiniers et les serres pour meltre les figuiers et autres arbres et légumes du jdn POI bEP 20 Réal etes al R0BooN
Pour le bastiment de la Surintendance des Bastimens, maçonnerie, charpenterie, couverture, menuiserie et autres \ouyrapes ui 60000!
Pour le reste des ouvrages de menuiserie, marbrerie, peinture, sculpture et autres pour achever la gallerie du chasteau de Versailles et le sallon du costé de l’appartementde fa-Reyne. 45.2 ii) 80000
Pour achever les ouvrages commencez dans le petit parc, aux fontaines de l'Isle Royalle et à la pièce d’eau 10000
au-dessous du Dragon. ..
res
Pour achever les fontaines de l'Arc de triomphe, de la Salle du bal, et les cascades dans le jardin de Tria- HORS MARNE AE ED fur eue à ble bba le ae SCT RO OU ON
Pour achever les transporis de terre à faire autour de la grande pièce d’eau au-dessous de l’Orangerie dans le grand parc du costé du Potager. 4. ... 10000!
Pour tous les ouvrages de pavé à faire, tant dans la ville que dans les advenues du chasteau de Versailles... RTE AA PT A de UN Lil RU Te lu
Pour les estangs, rigolles et réservoirs à faire sur la plaine de Saclay...................... 200000
Pour la continuation des aqueducs à faire sous la montagne de Roquancour ........ ARRET AN RES . 300008
Pour achever les grandes pompes sur la rivière de Seyne pour l'élévation et conduite des eaux à Versailles. .
A RL à a ete Li Re AO ODOUE Pour les conduittes de fer à faire pour les fontaines de
SMS A A Re UN ET NOUS le ue eee
Pour les rétablissemens des plants d’arbres et pour les hoooott
nolveaux ANTaIre Neal de REVERS
Pour employer aux achapts des terres qui ont esté occupées par les ouvrages de S. M. et des bois qui ont esté réservez Liu US Near 2 des 1800000
Pour employer aux parfaits payemens des dépenses faites les années précédentes. ............ 300000!
Pour les gages des jardiniers, fontainiers, meuniers, rocailleurs, fondeurs et autres dépenses ordinaires. . .. SHARE D PAM Ra Joe ee BOOOON
Pour les appointemens des officiers et solde des mate-
lots servans sur le canal de Versailles........ 3oooot
Pour les ouvrages à achever au chasteau et jardins de Clagny.........4. ses. hoooott Pour l’entretenement des jardins de Clagny et de Gla- ENT sn enbe nme te te bevie eee ride 1600ott
Pour les ouvrages et dépenses extraordinaires, 2000001!
Total du fonds pour Versailles. 250600 ot
PARIS
Pour la continuation du bastiment du Louvre...... TR RS A Ca RS AC DD
Pour la continuation de l'Arc de triomphe . 30000
Pour la continuation de l'Observatoire. .... 10000f!
Pour la graveure des planches........... 10000 Pour l’entretenement du Jardin Royal des plantes et des officiers qui y servent ................ 24ooott
Pour la continuation du bastiment de l’éplise des In- 100000 Pour les loyers de maisons............ . 10000
valides. és ani su PAR UNE Total du fonds pour Paris ..... 28/o00t
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, MARLY, CHAMBORD
Pour achever les ouvrages commencez au chasteau de Saint-Germain, tant pour ce qui regarde les cinq pavillons attachez au corps du chasteau, que pour les ponts des entrées et l’abreuvoir.. .............. 5ooooo!!
Pour achever le orand pavillon et autres ouvrages comimencez à Marly...,.,.,.:4...,,, 40200000!
Pour les enceintes de palis à faire dans la forest de Bontinehleanuini ail ciel xs Ho boot Pour les ouvrages ordonnez par le Roy au chasteau de
Chambord, tant pour les jardins que pour rendre le tour
du: chasteau logeable. ...44..4.4,4,40: 1000001
Pour lentretenement des couvertures des Maisons
Royalles . ....... AU SO A GERS a 30000 MOL LRRApeenret , 2, "880000!
APPOINTEMENS, GAGES ET GRATIFICATIONS
Pour l’entretenement de l’Académie des sciences et gralfications des gens de lettres. ......... 1000008 Pour l’entretenement de l’Académie de peinture, sculptüre el architecture de Paris et de Rome..... 60000oï
Pour les gages des officiers des Bastimens et préposez
ATX OUVRE AUS Née. da de se Baie ve .. 220000 Total... :.... Fes Ar es ee O0DDOUT TAXATIONS.
Pour les taxations du trésorier général des Bastimens, à raison de deux deniers pour livre de la somme de
4050000 à quoy montent les dépenses cy-dessus.. . Dadels Re EUR PE a MEN A VER DR AGDE"
Somme totalle du présent estat.. . ho8ho83t
19 janvier : dud. s° pu Merz, 6570 pour dellivrer aux 5° François et Bains, directeurs de la compagnie du Sénégal, pour 657 nègres qu'ils ont fait apporter du Sénégal dans les isles de l'Amérique et de Cayenne, à raison de 10 chacun nègre, et 54 10° pour les taxations du trésorier, à raison de 2° pour livre.. 6694 10°
6 febvrier : dud. s° nu Merz, 20000! pour employer
à la construction du bastiment de l’église des religieuses de l’Anonciade de Meulan pendant la présente année, et 1664 13° 4° pour les taxations. ...,.. 201664 13° 4
De luy, 10000! pour délivrer à la veuve et enfans du feu s° Duran», pour le prix de vingt-huit grands crangers qui ont esté marquez dans le jardin dud. Duran, à Chaillot, pour servir dans les jardins de Versailles, et 84 6°8* pour les taxalions.......... 10083 6° 81
De luy, 41684 8° 6° pour délivrer au s° pe Lusenr, trésorier général de la marine, pour son remboursement de la dépense faite au port de Toulon pour la culture, achapt et envoy des oignons de fleurs destinez pour les jardins des Maisons Royalles pendant l’année dernière 1682, et 34h 14° 8° pour les taxations... 49034 3° a°
13 febvrier : de luy, 10800 pour délivrer à Doui- NIQUE Cuccy, ébéniste, pour, avec 5200tt qu’il a cy-devant reçeus, faire 16000 pour le parfait paiement de deux cabinets d’ébeine enrichis de quantité d’ornemens de bronze doré, qu’il a faits pour le service de S. M., et got pour les: faxalions: 11. des dater ÉGRQOI
Dé luy, Aoooï pour la dépense qu'il convient faire pour apprendre aux pauvres filles de lhospital général de la ville de Paris à faire des passemens et des dentelles de fil, et 33 6° 8° pour les taxations.. ... 40334 6° 84
16 febvrier : dud. s° ou Merz, 3000! pour délivrer au $° Le Nosrre, par gratificalion, en considération du service qu'il a rendu dans les Bastimens pendant l’année dernière 1682, et 25# pour les taxations.. . ... 3025
14 mars : de luy, 756ott pour délivrer aux 8° Fnangois et Bains, directeurs de la compagnie du Sénégal, pour 756 nègres qu’ils ont fait apporter du Sénégal el coste d'Afrique, aux isles de l'Amérique, de Saint-Christophle et de la Gardelonpe, en 1682, à raison de 10tt chacun nègre, el 63K 16*8* de laxations.. 76234 16° 8°
27 avril : de luy, 45154 10° pour employer au fait de sa charge et dellivrer aux héritiers de feu Désonnamme, orfèvre, pour, avec 148500 qu'il a reçeus à diverses fois, faire celle de 1530154 10° pour l’entier et parfait paiement de deux grandes bordures de miroirs d'argent cizelées qu’il a fait pour le service du Roy, pesant ensemble 3477 marcs 5 onces, à raison de 44 le marc, et 37 12° 6° pour les taxations. .......... 45534 9° 6
De luy, 3988t 18° 6° pour dellivrer à Meruin, orfèvre, pour, avec 951874 15° 3° qu'il a reçeus à diverses fois, d’une part, et 3731# qui luy ont esté fournis en un bassin ovalle qui avoit esté commencé par le nommé Vaucourr!, orfèvre, pesant 91 marcs, à 41 le marc, faire
* Cest Viaucour, souvent cité dans les comptes des années précédentes.
celle de 1029074 13° 9° pour son entier et parfait paiement des pièces d’argenterie cy-après qu'il a faites et fournies par ordre et pour le service de S. M., sçavoir : h4867# 16° 3° pour trois grands chandeliers à huit branches en double consolle, ornés de Cupidons, Satires el autres ouvrages, pesants ensemble 997 marcs 4 gros à raison de A5 le marc; 29169 10° pour quatre autres chandeliers moins chargez d'ouvrages, qui se dé-
montent, à six et huit branches, et une paire de chenetz de deux pieds cinq pouces de haut, pesant le tout ensemble 729 mares, 4 gros, à 4oK lemarc; 16194 = 6° pour trois bassins ovalles d'argent cizelé pesans ensemble 359 mares, 7 onces, à 454 le marc; et 12650 pour quatre bordures de tableaux d’argent cizelé dont les cadres sont vermeïl doré, pesant ensemble 253 marcs, à 50 le marc, y compris 33 pour les taxations dud. trédenim ai SN Lou F NER ADR NE 39884 18° 61
8 may : de luy, 3000 pour dellivrer aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entrelenement pendant les six premiers mois de la présente année 1683....... RRDRIANSS 4 000
11 may : de luy, 7000 pour délivrer aux hérittiers du feu s' Wanin, pour une figure de marbre blanc faite pour le Roy par led. deffunt Wamx, et 58 6° 8? pour A 70584 6° 81
8 juin : de luy, 16208 pour dellivrer aux s° Hixpner et Tomé, intéressez en la nouvelle compagnie des draps de la manufacture de Villeneuve-lez-Clermont , au port de Marseilic, pour 162 pièces de drap de lad. mannfacture qu’ils ont fait charger sur deux vaisseaux, pour porter à Constantinople, à raison de 10oït pour chacune pièce, suivant le certificat du s° Bropanr, intendant général des galères, et 13 10° pour les taxations. . . .. 16334 10°
16 juin : de luy, 50000 pour délivrer au s° Penror DE LA Mazmaison, conseiller en la grande Chambre de la Cour de Parlement de Paris, pour son payement du prix de 123 arpens et démi de bois taillis avec les bois anciens de haute futaye et balliveaux estans aud. bois, d’une part, et 27 arpens de pastures et bruyères, d'autre part, sçis au terroir de Rueil, acquis au nom du Roy par contract passé devant ne Beauvais et son collègue, notaires au Chastelet de Paris le 25 may dernier, et 4164 13° 4° pour les taxations. ..... 504164 13° 4%
De luy, 29250 pour délivrer aux Prieur et Religieux de l’abbaye de Saint-Germain-lez-Paris, pour leur payement du prix de la terre et seigneurie et chastellenie de la Selle et du Chesnay, ses appartenances et dépendances, de 108 arpens de bois taillis, 100 arpens de bruyères et 4 arpens de pré, le tout acquis au nom de
les tarahonss LAN Rita De
S. M. desd. prieur et religieux pardevant Bounin el ps Beauvais, nolaires au Chastelet de Paris le 21 avril dernier, de laquelle somme de 292bot lesd. prieur et religieux feront l’employ au profit de lad. abbaye, suivant et conformément aud. contract, et 243 15° pour les taxa- HAE LD LES ne LEE Net GIE ... 294931 15° De luy, 297200! pour délivrer ausd. religieux, sçavoir: 262500 pour le payement du prix de 1167 arpens de bois taillis, sçituez, sçavoir : 80 arpens à Montellain, 900 arpens au buisson de Verrières, 144 arpens au terroir d’Amblainvilliers, et 43 arpens aud. buisson de Verrières, acquis au nom du Roy desd. prieur et religieux par contract passé par devant Bounix et pe Brauveas, notaires au Chastelet de Paris, le 21 avril dernier et 347001 pour leur indemnité de la non-jouissance desd. bois pendant quatre années, de laquelle somme de 2972008 lesd. prieur et religieux feront l'employ au profit de lad. abbaye jusqu’à lad. somme de 2625001, suivant et conformément aud. contract, et 2476 13° Lt pour les taxations ............. .. 2996760 13° 4 29 juin : de Iuy, 3503ott 8° pour délivrer à la veuve Borzon et Compagnie du Sénégal, pour leur payement de 31 blots de marbre blanc de Gennes par eux fournis dans les magasins du Roy, et 2911 19° 2% pour les taxa- (ons Manet US ANS LE NÉRMERE _ 35329 7° a De luy, 193096 8° A% au s° Foruonr, pour son payement. de neuf colonnes et 262 blots de marbre blanc de Carare et couleurs, des Pirennées et Languedoc, par luy fournis dans les magasins du Roy, et 13174 9° 4° pour les “Haxaons en PAS der Apte a tes 1944138 17° 8° 12 septembre : de luy, 43100! pour délivrer au s comte »’Assy et la dame son épouze, pour le prix de la terre et seigneurie de Bougival et ses dépendances, et 359! 3° 4° pour les taxations.. ........ h34598 3° 44 12 septembre : de luy, un million de livres pour la continuation des dépenses à faire dans les Bastimens, outre les fonds cy-devant faits, et 8333H 6° 8* pour taxations. .
PR D PR RD a DU VA LEE . 10083331 6° 84 Comptant au trésor royal, sçavoir :
En septembre. ......... A0 00oot En octobre RSS HU VAR hooooot Etensnovembrer: 20e te) 20833314 6° 81 Total... 1441 0080300160"
5 octobre : de luy, 3000 pour délivrer aux doyen, chanoines et chapitre de l’église Saint-Thomas du Louvre, pour employer au rétablissement du pillier et clocher de lad. églize qui est en péril, et 25H pour les taxatiéne tie bros bel, Vi Li Haye CLR OeS En
17 aoust : de luy, 13950! pour délivrer au s° ALvi- REZ, pour son remboursement de plusieurs tables et {ableaux qu'il a acheptez à Rome, sçavoir : 8640of pour dix grandes tables d’albastre oriental, à raison de 864 pièce; 48ott pour quatre pelites Lables de marbre affriquain, à raison de 120 pièce; 650 pour une statue représentant une dame habillée; 1380! pour un tableau à la mosaïque, représentant arbres et oyseaux; et 2800 pour deux tableaux de Poussin, un représentant Moyse qui foule aux pieds la couronne de Pharaon, et l’autre les serpens d’airin, le tout livré pour le service du Roy, et 14066# 5°
1% novembre : du s°’ Dazres De La Tour, la somme de
116 5° pour les taxalions..............
18600 faisant partie de celle de 20000! qu’il a eu ordre de recouvrer sur le s° Bauper, el ce pour employer aux 186oott
3 novembre : dud. s° pu Merz,-22800tt pour délivrer
dépenses des bastimens de S. M............
aux s° Mer, Launay, Germain et Cousiner, orfèvres,
sur quatre chandeliers d’argent qu’ils font pour la grande
allerie, et 190 pour les taxalions. ........ 220990
15 novembre : de luy, 100001 pour délivrer au s' p£ Launay, orphèvre, à compte de douze girandoles d’argent qu'il fait pour le Roy, et 834 6° 8° pour les taxa- Honsii ue oi RATES 6e AO08) 676"
de luy, 221998 6° 3° pour délivrer
28 novembre : aux s° Lom et pe Viccers, orfèvres, pour, avec 30000! qu'ils ont cy-devant reçeu à compte, sçavoir : 20000! par ordonnance du 27 febvrier et 10000 par autre du 24 juillet dernier, lesquelles ont esté payées par le trésorier de l’Argenterie et depuis remis au trésorier des Bastimens en exécution de larrest du Conseil du 27 du présent mois, faire le parfait payement de la somme de 59 192# 6° 3° à quoy montent les quatre grands escabelons d'argent qu'ils ont faits pour le service de S. M., pesant chacun 1357 marcs 1 once, à raison de 3of 10° le marc, compris le controlle, et 10800! pour les façons desd. quatre escabelons, qui est 2700 pour chacun d'eux, et 434# 18° 8° pour les laxalions du trésorier de lad. somme de 521928 6° 3°......... 22697 4°11°
De luy, Agog 16° 2° pour délivrer au s° Germain, orphèvre, pour son entier payement de deux chandeliers d'argent à six branches qu’il a faits et livrez pour le service du Roy le 4 septembre dernier, pesant 121 marcs 5 onces 1 gros, à raison de 30 10° le marc, y compris le controle, et 1200 pour la façon desd. deux
chandeliers,.et 4otf 17° 11° pour les taxations........ 7 P etiés ce MO DDR Ad" DM
Du s° Sougeyrax, 30000 pour payer à Loir et Vir-
...... CCC CRC CCC
EP TE OT CRE PTE CV RE NT ET A UE UT GERS
Les, orfèvres, à compte de quatre escabelons d'argent |
qu'ils font pour le Roy. ..........,..... 3oo0ott
6 décembre : dud. s° pu Merz, 3000 pour délivrer au s° Le Nosrre par gratification, à cause du service qu'il a rendu dans les Bastimens pendant la présente année, et 25H pour les taxations. ........,.. 30954
De luy, 3000 pour délivrer au s° Le Boureux, par gratification, en considéralion du soin qu'il a pris des orangers du chasteau de Fontainebleau pendant la présente année, et 25 pour les taxations........ 30951
28 novembre : de luy, 20000 pour délivrer aux s® German, Lorr et ne Vicers, orphèvres, à compte des six grands guéridons d'argent qu’ils ont entrepris de faire pour le service du Roy, et 1664 13° 4 pour les tatafiansi, à ue her R Re anse li
De luy, 3000 pour délivrer aux prestres de la Mission eslablis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six derniers mois dela présentolannée Gb SL. di Lis S000û
13 décembre : de luy, 200000 pour employer à compte de la dépense des Bastimens de la présente année, outre les fonds cy-devant faits, et 1666 13° A4 pour les taxations. ............... 901666 13° 4‘
De la somme de 205f 5° qui est demeurée ez mains du trésorier, sçavoir : 183 qui ont esté retenus aux matelots du canal sur leurs gages, et 294 5° provenant d'erreur de calcul de quatre rolles d'ouvriers à jour-
30 janvier 1684: dud.s° ne. La PLanone, trésorier des Bastimens en 1681, 811304 3° 9° pour estre employés aux dépenses des Bastimens, année 1683: lad. somme provenant de partie du débet de lad. année 168: Be se REINE. 12. 6123084 gt
1® juin 1683 : dud. s'° nu Merz, 8920 pour délivrer au s° GopsFroy, commis à la garde des tiltres de la Chambre des Comptes de Lisle, pour son remboursement des dépenses qu'il a faites en lad. Chambre depuis le dernier aoust 1683 jusqu'au dernier décembre ensui-
20 febvrier 1684: dud. s° pe LA PLANGHE, trésorier des Bastimens en 1681, la somme de 12245 15° pour
vant, et 394 13° 4° pour les taxations. . .
estre employée aux dépenses des Bastimens de l’année 1683 ; lad. somme provenant de partie du débet de lad. Année A0 04 LE unter ra
Des s"° Barzzy et Rocuer, entrepreneurs à Marly, la somme de 2048 10° pour relevez de rolles qui avoient esté payez par le Roy............... 92048 10° 10°
27 febvrier 1684 : de la somme de 261 16° contenue en un mémoire du relevé de plusieurs rolles d'ouvriers de Saint-Germain-en-Laïe, à Palfour et Marly, depuis le 25 aoust jusqu'au dernier décembre 1683... 261 16°
De la somme de 15664 de divers particuliers locataires .de six maisons scizes aux environs du Louvre, appartenantes au Roy............,....... 1566t
Et d’autres particuliers, 3741# 10° pour loyers de
PONS INR Rene Et EP OT AO bot MAISONS, EM. ess eue cusmr se done OMAN 10: DEPENSE, VERSAILLES. CHARPENTERIE.
Pour achever la moitié du grand quarré des offices, Commun du Roy, de la Reyne, de Monseigneur et de Madame la Dauphine, qui a esté commencé en 1682, et pour eslever l’autre moitié jusqu’au premier étage, la somme dense et Sa ar D Ron se EMI Bet Ca DOG ON
MAÇONNERIE
11 Jjanvier-7 novembre : à Jaques Mazière, sur la maçonnerie du Grand Commun ! (43 p.).... 297500
! En marge des dix premiers payements on lit cette remarque : «Get ordre du 10 septembre avec celui du 29 aoust précédent et les huit suivans enregistrez cy à costé ont esté converliz en une ordonnance en forme de la somme de 610001!» En effet, la somme des dix ordres convertis en ordon-
COMPTES DES BÂTIMENTS. nant À
21 mars-10 seplembre : à Mazer, charpentier, sur ses ouvrages du Grand Commun (24 p.)..... 5600ot 19-26 septembre : à luy, sur ses ouvrages en divers
endroits du chasteau (a p.)................ 25oot 17-31 octobre : à luy, sur ses ouvrages du Cheny ASS 0 RAR RE NS qe LA a ends TOO Somme de ce chapitre. ....... 60200 COUVERTURE.
23 may-22 aoust: à Yvon, à compte de ses onvrages de couverture au Grand Commun (14 p.)..... 18900
nance est bien de 61000". Même observation pour les derniers articles de la charpenterie, qui se trouvent répétés plus loin dans le registre sous forme d'ordonnances, et pour la couverture. ; ù
à luy, sur ses ouvrages en divers en-
26 septembre :
droits. ... TE NE REA EAN dia
Somme de ce chapitre......... 199008
MENUISERIE
2 febvrier-20 juin : à Cousran, sur ses ouvrages de 2 febvrier-20 juin : à CaquezarD !, autre menuisier, idem (7 p.).............. LS, AT NE OU 2 febvrier- 25 juillet : à Prou, idem (11 p.).. 830of 2 febvrier-11 juillet : à Cane, idem (9 p.).. -5600t! 2 febvrier-25 juillet : à Mumeszen, idem (11 p.).-.
menuiserie pour le Grand Commun (7 p.)...
RES RES RER NEA, POUR LORIE . 71oott 2 febvrier - 4 juillet : à Dionis, idem (9 p.).. 2 febvrier- 11 juillet : à Jusrine, idem (8 p.). 3900 2 febvrier- 11 juillet : à Davicxox, idem (7 p.).....
52oot
ss. ss
Somme de ce chapitre......... kogoof
SERRURERIE
17 janvier -7 novembre : à Gonienox, sur le gros fer
qu’il fournit au Grand Commun (12 p.)...... 119001 18 avril- 4 juillet : à Dusois, autre serrurier, sur ses ferrures du Grand Commun (3 p.).......... . 1700 A Boy, idem (3 p.)..... PE ARE RUE 180ot A'Docas dem (BD)... 2:1.00 ARC LER 15001 Ans Venhe idem (3 p.).:.....:..1,:4., 1600 9 may -8 aoust : à Mare, sur le gros fer qu’il fournit pour le Grand Commun (6 p.)........... k8ooû 9 may-15 aoust : à Norner, idem (6 p.)..... 8000tt
1 1 juillet : à Lucner, sur le balcon de fer qu’il fournit, idem Re Pt ERNRe NT RTE Sie 1000
Somme de ce chapitre... .......
VITRERIE
11 juillet- 1% aoust : à Jranson, vitrier, sur ses ouvrages pour la moitié du Grand Commun (2 p.). 900 A Lesrmouze, autre vitrier, 2dem (2 p.)...... goo
Somme de ce chapitre.......... 1800
PEINTURE ET DORURE, h-18 juillet : à Le Honçne et Le Lowr, sur la grosse peinture qu'ils font au Grand Commun (2 p.)... 1000 11 juillet-3 octobre : à Bourçaucr, sur idem (3 p.).. dns ere ee TRE ND AU EN LAN Re Let ei MIO Somme de ce chapitre.......... 2900!
| Ou CAQUELART.
SCULPTURE
8-32 aoust : à Le Coure et Mazière, sculpteurs, sur les ouvrages des frontons du Grand Commun (3 p.)... DDR PIS ANNE SR ET PA VERRA EE EU AN root
Pour achever les logemens des jardiniers et les serres pour mettre les figuiers et autres arbres et légumes du jar-
din potager, la somme de................. looooï
10 janvier - 25 juillet : aux deux La Fonramne et Saurow, sur leurs ouvrages de maçonnerie de la maison du Potager (14 p.)...... CRE NE Ma 17500 2 febvrier-25 juillet : à Jusrine, sur sa menuiserie 34oof
7 mars- 19 aousl : à Boureauur, sur les grosses pein-
idem (6 p.)............................
tures idem (2 p.).:......... ds Ébles oubte ab BIDON 21 mars : à la veuve Ricaarp, serrurier, sur ses ou- VTAGES.. se FR SE UE don AOC 1 FL 2-30 may: à Duraxn, sur la glaize du grand bassin (3 pehlus. ous sesessssselesle seeds goott 33 may-11 juillet : à Mauver, sur la charpenterie qu'il fait à la maison du Potager (2 p.):...... 2000f 23 may-11 juillet: à Rexarp, couvreur, sur ses ouvrages (4 p.)........ DNS 2e en Ga ee 2700!
30 may- 1°" aoust : à Lucas, sur sa plomberie (5 p.). RON 26 TERRES So POP Ur, ou NE O0maoË 6 juin-22 aoust : à Le Coeur et Le Roy, sur leurs transports de terre (5 p.)..................... 12008 1h novembre-5 décembre : au s° DE LA QUuiNTIME, sur l’entretenement du jardin potager en novembre, décembre 1683 et janvier 168/ (2 p.)......... 3000 2 janvier 1684 : à luy, pour son remboursement de la despence extraordinaire qu’il a faite pour led. jardin depuisle 1° octobre 1681 jusques et y compris le mois d'octolié derDien s a4 4: .L etes cata: crs 7000 0 12 décembre : aux nommez VRez et Bazaner, voituriers, pour achapt et voitures de 373 chartées de fumiers voiturés au Potager, depuis le 4 jusqu’au 30 oc-
tobre dernier....,....:......:. SN 5 Li à Somme de ce chapitre. .:.... ho6ogï 9°
Pour le bastiment de la Surintendance des Bastimens, maconnerie, charpenterie, menuiserie, couverture et autres ouvrages, la somme de................... 60000
Néant.
Pour le reste des ouvrages de menuisere, marbrente ,
peinture, sculpture et autres pour achever la gallerie du
chasteau de Versailles, et le sallon du costé de l’apparte- !
ment de la Reyne, la somme de. ....,....... 120000
11 janvier : à Parzuer, peintre, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites pour les peintures de la gallerie du chasteau . . ... CAR SERA ESS .. 3700 15°
15 aoust : à luy, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites idem, pendant les six premiers mois dé t08 si HO Ad RUE ho15t 14°
11 janvier-28 novembre : aux peintres et broyeurs qui ont travaillé, sous M. Le Brux, aux peintures de la gallerie, depuis le 23 novembre 1682 jusqu’au 13 novembre 1683 (5 p.)......::: PP ESS 7834
11 janvier- 18 juillet : à Carrierr, sculpteur, sur ses trophées et ornemens de métail au-dessus des ceintres des croisées de lad. gallerie (5 p.)......... .. 31008
11 janvier-A avril : à Lapoireau, sur ses trophées pour le sallon du bout de la gallerie (a p.)..... 1300
14 mars- 18 juillet : à Corzevaux !, sur le bas-relief de bronze? qu’il fait pour le bas de la cheminée du salon du
RO RE A D SEE eat . 3pooï
L avril : à Lespivcoa, sculpteur, sur des modèles en grand qu’il a faits pour des trophées de bronze pour le
sallon du Roy....... RE ER .. hoot 13 juin : à Bumerre, sur ses trophées du sallon du Ron OR RES ED RATE 300# 20 juin : à luy et os sur idem. .... . 3oof 18 juillet- 17 octobre : à La Baronnière le père, sur ss donne Cane 1100 29 aoust-17 octobre : à Cuocr, sur ses ouvrages de bronze doré (3 DE Ste EN RDS NES ie 3000!
Somme de ce chapitre.,..... 2861 of 9°
Pour achever les ouvrages commencez dans le petit parc, aux fontaines de l'Isle Royalle, et à la pièce d’eau au-dessous du Dragon, la somme de.............. 10000
Aux cy-après nommez, à compte des vazes et cuvetles de métail, sur les masques et coquilles et les modèles qu’ils font pour le pourtour de la pièce d’eau sous le Dragon, sçavoir :
10 febvrier-8 aoust : à Reewauznin, sculpteur (4 p.).
DR NE A DRE Pal EE ad ed ue 900 10 febvrier- 4 juillet : à FLamann, idem, sur les cu- VOTES CO RE re DE 1600tt
! Ce nom est écrit aussi CorzEevox.
* Au second article relatif au même travail, en date du 28 mars, on a substitué de marbre ; il semble par conséquent que le bas-relief était plutôt de marbre que de bronze.
10 febvrier - 90 juin : à Lespacnannez, sculpteur
AU A PR RAS En AR ET D M demie à g00k
10 febvrier- 8 aoust : à cts Fi (6 p.)... 1300 10 febvrier - 8 aoust : à Coisvox #, idem (6 p.). 130ott 10 febvrier-20 juin : à Van CLève, idem (5 p.). 1100t 10 febvrier-8 aoust : à Raon, idem (6 p.)... 16001
À Houzeav, idem (6 p.)..:......:...... 1600tt As Ouénrone idens (Ep) 1 0 en 1100f A FoNraLEn, ref CGipe ls: 2 Liu. Lie 14ooft A CORNE Han, di ete 1400 A Mbps sdne (RL nie NL Lis 1100 A Ba von dem pe ne EUR En 14oott A MaGNTER 5 'ed0m (D! pe} Le ee 1100 À Lespixcoza, idem (5 | id PA AR 1100 PA RMOUILErS MORE (D pe). ere LUE 1100 à Monren ane Cape MU ue es 11008 À Carzier, idem (5 D SN RE oi Aro 11001 À’ Corzienont, idem (Hp)... 24... goott 10 febvrier : à Mazezines, idem............ 200 10 febvrier- 8 aoust : à Leçros, idem (3 p.).. 6oott Mans, idem (Gp). seal. i Lars 1500 k juillet : à Lespacnannez et Agry, sur leurs modèles de groupes pour la pièce du Dragon.......... 200 À Moxnier et CARLIER, sur idem........... 200 À Lecros et Massou. sur idem............ . 200 À Laviron et Van CLÈve, sur idem.......... 2001 À Howzeau et Raow, sur idem.............. 200f À Lespincoza et CLérion, sur idem.......... 200 À Fonreze et Mazière, sur idem.......... 200
À Corrox, Lecener et Corriger ?, sur idem. ... hoott & avril-6 juin : à Anpné, sculpteur, sur les coquilles qu'il fait pour l'Isle Royalle (2 p.)............ 60ott 25 avril : à Anpré et LamBerr, sur l'Isle Royalle. 30ott h avril-22 aoust : à Vazé, marchand, sur le plomb et estain qu’il a fourni pour les vazes et cuvettes de la
pièce du Dragon (14p.)......... ML 34000 18 juillet - 26 octobre : à Bourzier, sculpteur, sur ses mavona (ape )h es eu UNE RC ui 1000 À Venrer, sur idem (4 p.)............... 1000! 8 aoust-26 octobre : à Fortier, sur idem (2 p.). 450 AGrana so idem: (3 pe)... 24 2 4 LA goof À Grexogze, sur idem (2 p.).............. 590 29 aoust : à Capranr, sur idem............. 200
3 Ou CoïsEvAuUx.
Le plus souvent, ce nom est écrit Manière.
5 Ou Monnier.
S Ou Cozi6xon.
7 NH faut lire Carrier.
# Ou GéraRD.
Le s' Ducairon a livré à Fonreue, sculpteur, 3300 livres de plomb pour faire des coquilles, cy pour Mémoire. Et à Huserr, autre sculpteur, pour idem 2000 livres, Mémoire.
........ shoes iatele)s es ee) ms te;
Cy pour.
Somme de ce chapitre...
Pour achever les fontaines de PArc de triomphe, de la _ Salle du bal et les cascades dans le jardin de Trianon, la
SOMMAIRE de re D ae ae ae de AA ,.. 60000!
ah janvier-1° aoust : à Bapnisre Tugy, sculpleur, sur ses ouvrages de marbre et de sculpture pour la fontaine de la France triomphante (5 p.)............ 7300f 7 febvrier : à Mazerine et Houzeau, sculpteurs, sur
leurs ouvrages de Ja fontaine de la Gloire'.,... 2000
Somme de ce chapitre. ......... 9300!
TRIANON
17 janvier - 28 febvrier : à RogrczarD el LENFANT, sur la dorure des vazes de cuivre pour les cascades de Trianon (2p.)...... 80ott
31 janvier- 24 octobre : à VALLERAN, serrurier, sur le
sonores
gros fer qu'il fournit pour lesd. cascades (4 p.).. 1600ft 21 febvrier-7 mars : à Rupereau et consors, sur la dorure des vazes, idem (a p.).............. Goof 19 avril-6 juin : à Dior et consors, sur le buis de bois qu’il fournit pour le jardin (2 p.)....... 38aû 8° 30 may-18 juillet: aux Mucrerz, sur les recouppes
6 juin- 3 octobre : à Barzuy, sur les ornemens et res-
qu'ils voiturent à Trianon (5 p.):.......:...
tablissémens de peinture qu’il fait aux combles des pavillods (gp )idte tue are vide nie De. htenoni à Jaouin, charon, pour chariot, eschelles
20 juin :
et leviers pour Trianon....... AR EPA Ce 11 juillet : à Manace et consors, sur leurs terrasses... Min: Rite LIMIT OT
18 juillet : à Barar, jardinier, pour vingt-cinq oran-
gers sauvageons pour planter en palissades. ..... 100
* Une somme de 4oo!# portée aux noms de La Porte et Le Pace pour la dorure de la fontaine de la Gloire, a été biffée.
25 juillet: à Decauway et consors, sur le grand fumier voiluré pour les orangers de Trianon. ... 150 15 aoust- 1° octobre : à Hounoui, sur le grarid fu- 29 aousl : à Caouezarp, menuisier, sur le modèle de
mier idem. .
_........ ste
pavillon pour couvrir les orangers de Trianon .. 1200
23 aoust-26 septembre : à luy, sur les quatre pavillons qu'il fait pour couvrir lesd. orangers (4 p.). go0oft 9000!
À Prou, menuisier, idem (4 p.)...........
A River, menuisier, idem (h p.)...........
1-31 octobre : à Nogc et consors, parfait payement de 10525 bottes de chaume pour couvrir les orangers (2 p.).. 513# 19° 7° 3-10 octobre : à Mazer, sur ses ouvrages de char-
ss...
AS SOPLN TI DOME USER
penterie (2 p.).......
21 novembre : à Gonor et consors, pour transport de chaumes et fumiers pour couvrir les pavillons. 6238 4° 9° À Runquer, Houpouin et consors, parfait payement de 2780t pour achapt et voitures à Trianon de 278 thoises cubes de grand fumier.................... 1130 5 décembre : à la veuve Daunée, pour ozier, païlle et foin par elle fourni pour les couvertures des orangeries
Sat 16°
dTanon. 402 de Male cle cire out
Somme de ce chapitre. . . ..
Pour achever les transports de terre à faire autour de la grande pièce au-dessous de lOrangerie, dans le grand
parce, du costé du Potager.......... 10000
10-17 janvier : à Loucuar, sur la fouille et transport des terres de la grande pièce d’eau (9 p.)... 7ooît 91 mars- 4 avril : à luy, sur les aqueducs et pierrées à l'angle de l'allée haute (2 p.).. 1200 10 janvier - 7 febvrier : à Descuarezues, sur la fouille
et transport des terres de la grande pièce d’eau (5 pes
FHOSUE ES à 0 0 Te AR M ÉD Rue OO
7 mars : à La Fonrane et Sauron, sur les aqueducs
et pierrés autour de lad. pièce.............. 1000! Somme de ce chapitre.......... b7oott
Pour tous les ouvrages de pavé à faire, tant dans la ville que dans les aveñues du chasteau de Versailles, la
PR es ue veut a er emo 70000
17 janvier -28 novembre : à MarcaAnp, paveur, sur ses ouvrages de pavé à Versailles (42 p.)..... 79600! 34 octobre : à luy, sur la chaussée de Sève... 6ooof
Somme de ce chapitre... ..... . 8560oot
Pour les estangs, rigolles et réservoirs à faire sur la plaine de Saclay, la somme de............ . 200000 10 janvier-10 octobre : à Bricar», sur les aqueducs de maçonnerie qu’il fait à la plaine de Saclay et du Chem (Sp). at ur dede ou ais Oro 10 janvier-29 aoust : à luy, sur les nouveaux travaux des Graissetz (30 p.)................ 2h7oot 10 janvier-15 aoust : à Maicner, sur les aqueducs qu'il fait au Parc-aux-Cerfs (30 p.)......... 35500 10 janvier-31 octobre : à Vazrée, sur ses fouilles de terre à l’estang de Saclay (21 p.).....:....,. 117001 21 mars-20 juin : à luy, sur ses rigolles (12 p.)... 510ott k avril- 11 juillet : à luy, sur ses réservoirs et autres
CCC CCC CC
ouvmages (pe). Le denis Lotions 2h «das eo 27 juin-1°* aoust : à luy, sur le réservoir de la Guérinière: Caps à8 se Hentai cb 2er SO 10 janvier-9 may : à Bounsaurr, sur ses fouilles pour l’aplanissement du chemin de Roquancour (8 p.). 3100f 24-31 janvier : à luy, sur le chemin de Saint-Ger- RAR DR die acree ee ne de loss os OO 10 janvier-g may : à La Cosre, sur ses fouilles à l’estan de: Sac (9 pet un ui ADO 10 janvier-5 décembre : à Awior, sur ses rigolles pour conduire les eaux à l’estang de Saclay (7 p.). 2000 21 febvrier-19 septembre : à luy, sur son travail du canal de Buc (6 p.)........ 22008
mars : à luy, sur ses terrasses (3 p.)... goot
& avril-29 aoust : à luy, sur le réservoir des soupaDes le Die Rd de der Re di be latest ie OS OUT 10 janvier-31 octobre : à Durré, sur ses rigolles du costé de Palaiséan" (35 p:):...2..,...42 4. 91600 10 janvier-7 febvrier : à La Rivière, sur ses rigolles au tou Bale VSD ANR SON CU 2 AS 14 febvrier-22 aoust : à luy, sur ses renfoncemens (36. PME SE RU Late hh5ot
3 1 octobre : à luy, sur la rigolle de Buc..... 900
CRC EC
10 janvier-1h4 febvrier : à Guinon, sur ses rigolles présdeBued@ipehues se 1m. Diigo 21 febvrier-22 aoust : à luy, sur ses renfoncemens
CAS RU ee es ea ion 28 mars-31 octobre : à luy, sur ses rigolles (3 p.).. sec ste daim el do din lauis dis aus. a bot
10 janvier—10 octobre : à Porn, sur ses rigolles aux nouveaux travaux des Graissets (19 p.)....... 4ooott 2h janvier-925 juillet : à luy, sur ses fouilles (4 p.).. ne de Ut ss td use Too 10-31 janvier : à Guisserr, sur la retenue d’Orsigny CD Ou re Res STI 2 aa ES om
10 janvier-29 septembre : à Hueusr, sur le fer qu’il fournit pour les Graissetz (9 p.)............. 1500 10 janvier-11 avril : à Pariser, menuisier, sur ses
palissades aux estangs de Saclay et du Pré-Clos (9 p.)..
US PS TRS ST Là € TARN ESS ago 9 may-31 octobre : à luy, sur les vanes et plattefoncés qu'il fournit (15/p}.2 ad ue h80ott
17 janvier-A juillet : à Lorsrrox, sur ses fouilles et transport de terre à l’estang du Pré-Clos (7 p.). 2600 31 janvier-10 octobre : à Noirer, sur les soupapes qu font CB DL) Pa LA Mae 31 janvier-30 may : à la veuve Azain, sur ses tuyaux RTE 5o0ott 31 jauvier-13 juin : à Caron, sur ses arpentages CP bars an ne An 2500t 31 janvier-29 novembre : à Bourçeaucr et Maris, sur
leurs arpentages (14p.)....4 5:44 ut 8hhott 7 febvrier-11 juillet : à Benrrann, pour ses gages de 1682 et 1683 (3 p.)... :. LAN EUR 6oott 14 febvrier-12 décembre : à L'Esrixe, sur la rigolle de maçonnerie qu'il fait pour la conduite des eaux de Saclay à Versailles (34 p.).......,......... 384a3t 10 septembre-10 octobre : à luy, sur l'aqueduc de la Guérinière (2 p.) 13004 14 febvrier : à Rosrax, pour avoir tenu partie du con-
trolle de Saclay depuis le 1% novembre jusqu'à pré-
1 5ott 20 aoust : à luy, pour avoir eu l'inspection sur les
Sen aa
ghe ét elehreties is tes ete) died ie dde eut si Site
travaux de la Guérinière, pour deux mois et demi. 10of
28 febvrier : à Canningau, qui a esté pris dans les sables de l’aqneduc du Parc-aux-Cerfs. . ... 3ott 21 mars-20 Juin : au s' Desvaucouins, sur ses tuyaux
dé dep np: aussi E LA AN US too avril : à Payen, pour ses gages du dernier quartier de nés AE NE OT AS RE TRE OPA Le OL
18 avril : à Benwarv, parfait payement de 900% pour avoir tenu le controlle des ouvrages depuis le 1°° juilhoott
25 avril : à RexarD, pour ouvrages de couverture aux baraques, du Parc-aux-Gerfs............ 179 11° 8°
let 1681 jusqu’au dernier décembre 16832.
ss...
9-16 may: au s° DE SUZEMONT, sur ses tuiaux (2 p.). 4... 0000
9 may-31 octobre : à Haugé, sur ses rigolles et renfonsernens (open -iie à dalurou dniutrisl
ss... CCC
225ott 18 juillet-3 aoust : à luy,sur ses terrasses (2 p.). Goott 9 may : à la veuve César PLonsox, à cause de la mort de son mari travaillant au Parc-aux-Cerfs.. ..... 1001
16 may : au s° Le Maire, sur ses conduites de un DIET, 4 dde Mae 2 À
NÉ De gs de is te 0 00
A Az, pour ouvrages de terrasse pour poser une conduite d’un pied.......... RENE ea 3364 11° 8° 23 may : à Houer, pour l'élargissement de quelques rigolles du costé de Vaucresson. ....... AC oo 5e 30 may-6 juin : à Le Franc, sur ses fossez pour séparer les bois acquis par le Roy au buisson de Verrière (apres 8 rot D ARNO AÆATES 350h 6 juin : à CGaoquarr, serrurier, pour gros fer fourni en 1681 et 1682 aux Graissets. ........ 2944 15° 6° h juillet-8 aoust : à Gonor, sur ses fouilles et terrâsses (4. p.)......2.. Éd NAN Lab) ... 19008 11 juillet-29 aoust : à Virry, sur sa plomberie du Chesnay (2 p.)..... SR RL PAR PAR € 5 décembre :
l'aqueduc de la Geurinière . ................ 800
à Pirre, terrassier, sur ses ouvrages à
12-26 décembre : à Jacowar et François, sur la nouvelle chaussée de Saclay (2 p.)..... à} As OO 19 décembre 1683-4 janvier 1684 : à La Brouze, soldat mineur, sur les fouilles de terre qu’il fait pour l’aqueduc d’entre le fonds de Villers et l'estang de Sahay dapai den ieRs ent FLN Ut 310%
Somme de ce chapitre... 3035438 4°10°
Pour la continuation des aqueducs à faire sur la montagne de Roquancour, la somme de ........,. 30000
Néant.
Pour achever les grandes pompes sur la rivière de Seyne, pour l'élévation et conduitte des eaux à Versailles, 200000 10 janvier 1683- 2 janvier 1684 : à La Porre et Au-
la somme de...... SOUS EP RETE US ue
sert, sur leur charpenterie à l’espron au-dessus de Ja grande digue de la rivière de Seyne (54 p.).. 212850h
10 janvier-12 décembre : à Auger, sur la charpenterie aux revestemens des isles et des pieux qu'il fait battre pour fortifier la digue du bras de la chaussée du 68100f 19 décembre : à Auserr et Sraxe !, sur leur charpen-
nouveau canal (Ho print. uit
terie au revestement du terrain de l'isle. . ... .. 2000 10-17 janvier : à Rarrrowr, sur la maçonnerie de l’aqueduc de descharge du deuxième puisart (2 p.)....
TER se RU HE ART ÉD TU raté MO GOE 40° 26 septembre - 2 octobre : à luy, sur les terres qu’il drague. (3: p)sssus . ssuue de des 5oot
3 octobre - 28 novembre : à luy, sur le transport d’un elterissement (m:p.).. 24 2% 4 eus 00 06
! Voyez ce même nom plus loin, mème chapitre.
À luy, pour transport de tuiaux à Patenostre. .. 5ot 7 novembre-5 décembre : à luy, pour moilon (2 p.). DAS SAR RO M ASE 6544 Ç°
14 novembre : à luy, pour l’égallement des terres pour paver le dessous des tuiaux au-dessous du puisart demi- : 48att 4 1° 5°
21 novembre : à luy, pour deux batteaux pour estre coulez à fonds au-dessous de la grande digue et du moi-
COBLO RARES COTES etes à nette LE
lonenire les pilpls.. 4,54 185 rot
19 décembre 1683-2 janvier 1684 : à luy, pour le moïlon et les deux. batteaux qu’il a fournis (3 p.)..... idee Ag 2 0° 10 janvier 1683-2 janvier 1684 : à Franes et De-
VIENNE, pour moilon et libage fournis pour les bordis des
........ ee... ....…
isles du costé du nouveau canal (47 p.). 2835ot 1 7° 8°
10 janvier : à eux, parfait payement de 2025 pour transport des sables provenant de l’atterissement qui s’est fait au-dessous de la machine dans la rivière de SOPR E N UR ME n des ne data tenene MEN
31 janvier : à eux, parfait payement de 289af pour tra on ide Ones Rene ARS Pro
31 janvier-7 febvrier : à eux, pour les gens de Jjournées qui ont travaillé à estancher le renard? (9 p.).... 116 16°
10 janvier-19 décembre : à Nommer, sur ses fers de
e eee ee se .…...
pieux, chevilles, clouds et autres ouvrages (A1 p.) .... ni ebébubenater ee OdoT 0
10 janvier-19 décembre :
à Menoir, pour ses four- .. 168214 1° 6%
à AzLen, pour fourniture
nitures de fer (29 p.).............
10 janvier-19 décembre :
de charbon de terre et goudron (15 p.)..... 69o8ft 4° 10 janvier-19 décembre : à Gronces Spa, sur ses manivelles et fers corroyez pour l'entretien des mouve- ... 153894 16° 11°
10 janvier-7 novembre : au s° pe Vice, sur ses dé-
mens de la machine (26 p.).....
penses pour faire voiturer lesd. fers venus de Liège (adiipe) ee Jonas sm à 5°
10 janvier : à Harpez, parfait payement de 895 8° 4° pour pavé qu’il a fourni au rétablissement du grand.che- ... 956 UE"
10 janvier-21 febvrier : à BourteNne, sur ses trans-
DU LR Re 2 EM A DL re HE
ports de terre des murs du pavillon que l’on doit faire
prez le deuxième puizart (4 p.).......... hqhh 6° 2°
? En matière de canaux, d'après le Dictionnaire de Trévoux, «renard» se dit des trous et des fentes qui se trouvent dans le terrain, par où l’eau se perd, et des terres qui ne retiennent point l'eau.
10 janvier : à Gonpanr, charon, pour des eschelles qu’il a livrées pour travailler à lad. machine... 774 16° 10 janvier : à pe Vaux, pour voiture de six cents fas- SIMON US 20 ba alt 10 janvier-8. aoust.: à Marin, sur les tranchées
se.
qu'il fait pour l'élargissement des bords du nouveau ca- RAF) Ben cse sai bibin da au ii 0 bad 1940) 10 janvier : à Caron, arpenteur, parfait payement des journées de luy et des gens qu’il a employés aux arpentages de la machine, depuis le 12 janvier jusqu’au 12 juilatet 84... doses ne ch asie 2888000) 10 janvier-28 novembre : à Le Jon6ceur, pour ceux qui ont travaillé sous sa conduite à la recherche des eaux de Bougival (9 p.)..........,....... 62561 19° 64 10 janvier- A juillet : au s° Arnauzr, pour trois quartiers du loyer de deux maisons occupées par les ouvriers dede madine (9 Rech dei scinr 10 janvier-10 octobre : à la veuve Rarrrowr, pour le
loyer d’une maison où sont les magasins et forges de la roasani (in. dé ass dan soie bix spot
17 janvier-21 febvrier : à pu Vivier, sur sa maçon- 17 janvier-31 octobre : à pe Corte, sur sa maçon-
nerie du grand aqueduc (5 Den ch: ee
nerie d’un pavillon (18 p.)............... 93200 16 may-29 aoust : à luy, sur sa maçonnerie du réservo BD des nl Gun ne varmeanee ce ADO ON 2h janvier-28 novembre : à luy, sur sa maçonnerie du deuxième puisard (24 p.)............. 26250 17 janvier-23 may : à RicuanD, terrassier, sur ses .. 2684 7° 9° 17 janvier-6 juin : à Mowraëxe, pour ouvrages de fer fournis pour les plaltes-bandes (4 p.) 1146H 15° 4°
transports de terre (g p.).......:.:
17 janvier-5 décembre : à Mancnann, pour ouvrages de pavé de grais qu’il employe sur la montagne (SSD NE In pe enr 8 die ne ie die FA CUT US TMD"
17 janvier-1 1 septembre : à Mareuw, sur ses transports de terre (39 p.)............. 20997 18° 101
L janvier-10 aoust : à luy, sur ses fouilles (9 p.).... ‘1,1 80b8# L avril-2 may : à luy, sur le transport des terres qui
VS orrem sen
ont coulé sur l’empatement des chevalets des balanciers RE Se ER PO PU RS 500 14-28 febvrier : à luy, sur la nouvelle conduite Copa) on dés nes LAN re SUN a mana pdi oo!
7 mars : à luy, sur un aquedue, 0.5, 44831008
avril-3 octobre : à luy, sur le grand réservoir de Louveckanes (one) du Ront 1° aoust : à luy, sur ses transports à la grande di- QUE SU 300
29 juillet-3 octobre : à Marguin et consors, sur leurs transports de terres à la grande digue (6 p.)... 3450# 14 mars-924 octobre : à eux, sur leurs fouilles (7 p.). .... 3b20û h avril-3 octobre : à eux, sur leurs transports (9 p.).
soso soso ses.
25 avri-26 septembre : à eux, sur le grand réser- Voir (0 Did antenne st did nelee à ae OR ol 2 may-19 aoust: à eux, sur la fouille pour poser les nouvelles rangées de balanciers! (3 p.)... 10554 6° 8° 18 juillet-11 seplembre : à eux, sur les terrasses (ob los dd ie need ie: Bot 17 janvier-21 novembre : à LexGLois, pour cordages et fisselle pour faire des fassines (10 p.)..... 1771 3° 17 janvier : à Lanceuin, charpentier, par gratification et pour se faire penser d'une blessure dont il a eu la jambe: cassée, 445... 2, 301 24 janvier-17 octobre : à Berrmin, sur le pavé de la grande digue: (26: pa), it ann pe cass,109B01 31 janvier-10 octobre :
à luy, pour sachées? de mousse pour étancher le renard (3 p.).... . 310 10° 15-29 aoust : à luy, pour la démolition du massif de no Co RTE dote LR NL Rd ei boot 15 aoust-28 novembre : à luy, pour fourniture de Mb di aire di iRe ide Rue it. MAaati0 11 septemhre - 3 octobre : à luy, sur ses transports de terre pour le massif (2 p.)........... 5ooft 2h janvier- 24 octobre : à Rewanp, sur ses transports de terre et maçonnerie (22 p.).......,..... 565ot 2h janvier-31 octobre : à pe Lauxay®, pour plattes- 78ot 6°
24 janvier-26 septembre : à La Haye, plombier, sur
bandes, boulons, rondelles et clavettes Cash: ses fournitures. (28 p.)..................:, 126000 2h janvier -26 décembre : à Morer, sur ses fers pour les corps de pompes de la machine du deuxième pui- SPAS QU) Va ae 13450 21 febvrier : à luy, sur les. plattes-bandes qu'il a Loott 31 janvier : aux bateliers qui ont voituré des recoupes pour estancher le renard........,... Got 10°
ss...
founniesdou et
Aux soldats suisses qui ont fait des fassines pour
idem. . 1234 13° 6
tal eo e ee Nr ee tel ele ele die detre
© H s’agit des balanciers de la machine de Marly. Voyez plus loin, 29 juin (col. 289), art. Maszn et VaïLranr.
* Sachée signifie un sac plein; on disait une sachée de pois, de noix. Voyez Dictionnaire de Trévoux.
* Ce nom est aussi écrit ne LAUNÉE.
31 janvier-11 juillet : à Louonarp, pour sacqs de treillis? qu’il a livrez pour idem (a p.)...... 797" 13° 31 janvier : à Rousseau, charon, pour vingt-neuf bares qu'il a livrez pour porter les retailles. . . 134 10° 31 janvier : à ne Vorewanr, archer de la Prévosté, pour le payement des littières qu’il a fait voiturer pour estasthérile rénard :,:5 24 M MALE RU 5 7 febvrier-17 octobre : à luy, pour ses soins, de décembre 1681 au mois d'octobre 1682 (6 p.).... 98ot 7-14 febvrier : à la veuve Le Mure, sur ses ouvrages de cuivre aux robinets et soupapes (2 p.).... 1090 7° 11 juillet-22 aoust : à elle, parfait payement pour deux robinets de cuivre de huit pouces (5 p.). 18374 16° 31 janvier-19 décembre : à Marnieu, Derserr? el consors, sur leurs tuyaux, coudes et tambours de cuivre (ho pe). LR SRE EMEA OS 14450 7 febvrier-28 novembre : à Gewry, pour chandelles qu’il a livrez pour travailler (6 p.).......... 7hoi 6° 14 febvrier-18 juillet : à Remy, fontainier, sur ses RHaur de Be (AD EU PMR EC a60ot 14 febvrier-7 novembre : à Pauz et Renkin SUALEw, charpentiers liégeois, pour leurs soins à la machine (LORIE ARTS SERRE 14 febvrier-17 octobre : à Siaxe, autre charpentier, en Dose nuee à 14900 14 febvrier-7 novembre : à Micaé, menuisier, pour son travail au modèle de la machine (10 p.).... 6541 1 4 febvrier : à Grener, charpentier, par gratiffication, à cause qu'il a esté estropié d’un bras.......... 304 21 febvrier-26 décembre : au s° Desvaucoms, sur îles tuiaux de six et huit pouces qu’il fournit (33 p-)... SAN CN QUE DRRSRE st mA PRNERNEERE A EULS MEET ENS DRE 21 febvrier : à La Coste, pour le masticq qu'il a fourni pour la machine................. 251 10° 7 novembre-13 décembre : à luy, parfait payement de 5506 10° à quoy montent 1217 thoises et demie de tuiaux de huit pouces, relevez et posez à la conduite du Chenay; 459 thoises et demie de tuiaux de huit pouces à celle depuis les moulins de Louveciennes jusqu’au regard du chemin de Versailles, à 5o° la thoise, et 328 thoises et demie d’un pied, à 4 la thoise, et Gooti de gratification à cause de sa diligence (5 p.). 2806 10°
7 mars : à Gopgrroy, pour huit cents de briques. 161
1 Ce sont les sacs qui servent à faire les sachées de mousse dont il est question plus haut.
? Le nom de Deupgrr ne paraît que trois fois sur le compte : c'est presque toujours Mararu et consors.
1h mars 1683- 2 janvier 1684 : à Juzuren Pays, corroyeur, pour cuirs de vaches (7 p.).......... 1350 1 4 mars : à Gonor, sur ses transports... ..... 15ot 21 mars-5 décembre : à Massau, serrurier, pour fournitures de vis garnis d'écrous (7 p.)..... 928 14° 21 mars : à Esmery, pour avoir nettoyé trente-neul corps de pompes envoyez de Liège... .......... 23hh 28 mars-5 décembre : à CHAruEL, sur ses ouvrages de couverture (6 p.).......:..:....:. 1689 7° 6° 28 mars 1183-92 janvier 1684 : à Boisceau, sur ses fournitures de fer de Nivernais (21 p.).. 202298 6° 1° 28 mars : à Durour, charpentier, qui a esté écrasé NS PS TON
11 avril: à Descraviers, pour vingt-sept doubles brides
entre deux roues de la machine...
él'une chesnede fer. 22.464.000. siteopll 1 0" 30 may : à luy, pour cent cinq échantignoles garnies de fretles et claveltes doubles. ........... 105 20 juin : à luy, pour cent vingt-neuf échantignoles de
ARE
22 aoust : à luy, parfait payement des échantignoles
À) ED RE CE Le RE SE EN OT EE APR CP
qu’il a livrées jusqu’au 7 aoust............ 3074 2° 3 octobre : à luy,.pour deux cent neuf échantignoet nes A A LAN EL RAM Li sai S09!
19 décembre : à luy, pour ouvrages de serrurerie qu'il cales ina de RG nn dé vents a" 11 avril-19 décembre : à Anpré PERNELLE, serrurier, parfait payement pour les équipages qu’il fait pour les sbupapes (6 pi} ours 0 SUN CTAO6B 10" 11 avril: à Boursonnois, pour un petit souflet qu'il a livré pour servir à la grande forge............. L8h 5-12 décembre : à luy, sur ses ouvrages pour les platies-bandds (2fp.).....:...4,....,..4..: 3901 19 décembre : à luy, pour ses ouvrages de serrure- PR le eau nn 17 11-925 avril : à Nicoze, pour fouille au nouveau canal DA ne des eur ias eau 15784 3° 4®
25 avril : à luy, pour régallement de terre . ... 5oot
11 avril : à La Rooue, pour sept trous de 2h pieds de profondeurs si neiges vb 2e violé ele odépomeis s ble 1051 18 avril- 29 aoust : à Le Vasseur et consors, sur leurs Male CAS) ui 4000 18 avril : à eux, sur le réservoir. ......... 1Dooî
18 avril- 27 juin : à Bacnecanr, sur ses transports
3 Terme de charron : morceaux de bois qui sont en mortaises pour recevoir l’essieu au-dessous et qui servent, ainsi disposés , pour l’assujettir et le tenir en place. ( Dictionnaire de Trévoux.)
de terre de la bosse sur le bord du nouveau canal
2 may : à François A6y, charpentier, qui a eu une
Le se OTOON
jambe cassée en travaillant, par gratification. .... 3of 9 may-1" aoust : à JEAN GuerRAULT, sur sa maçonnerie pour le restablissement des murs (8 p.).. 2100 g may-26 décembre : au s° ne Rowas, calfateur, sur ses ouvrages de calfatage et de goudron (17 p.). 465ott 16-30 may : à Duvaz, pour chesnes de fer (2 p.)... A RE SERRE CRU RES Eee RAA Re PA LE à 16 may : au s° Gonernoy, chirurgien, pour avoir pensé et sollicité vingt-un ouvriers blessés... ........ 10 23 may : à JEANNE Mauax, dont le fils a eslé écrasé... Li HAS ia OÙ 30 may: à Giarr, pour ceux qui ont réparé les plaizes kg age 4°
13 juin-A4 juillet : à luy, pour neltoyement du grand
sense
dans les conrsières 2 nu 0 ua
aquedue el-puisard (ap). .4,.2... 2.2.2 280N
6 juin-28 novembre : à Simon, sur la maçonnerie des aqueducs de conduite des eaux de Bougival au grand réservoir de la mi-coste (22 p.)........... 29000
15 aoust-28 novembre : à luy, sur les massifs qu’il
RDA LE Ga sa a. 8 oo
20 juin-11 juillet: à Durewar, serrurier, sur ses ouvrages et appuis de fer (3 p.)........... 733h 5° 6% 20 juin : aux s° Masuin et Varzanr, sur deux cents milliers de fers de Nivernais pour les balanciers de la ma- CHR Ra ARR re a OP k juillet-26 septembre : à Jean-Bapnisre Cnosnier, sur ses {ransports de terre au nouveau canal (10 p.)... PENTIUM UNE APR O ON L juillet : à LausorrÉ, pour une manivelle... 150 À Pierre BoquenriN, qui a esté écrasé dans les mouvemens de la machine, par gratiffication........ 3ot 11 juillet-19 décembre : à Noëz, sur ses équipages et tretteaux de fer (18 p.)........... 8850
11 juillet : à Orivier et Laurens Avmonn, parfait paye-
ment de 500 pour avoir passé sur la rivière les ouvriers du nouveau canal pendant cinq semaines. ..,.., aoot
25 juillet-29 aoust : à la veuve Lavier, sur la menuiserie qu’elle fait faire au pavillon du magazin de la mate ne (De) se de Han on
8 aoust : à Marcuerirre Verrer, pour soixante-dix pieds d’aulnes employez à faire des tambours... 1920
À la veuve Guxex, par graüflication, à cause de la perte de son mary qui a esté écrasé dans les mouvemens dé Re maehine FO sr ON
ke: pe
15 aoust : à Le Normanp, pour un batieau de mar- DO D ee NE PS ANS MM de Li, 'tia0oft À Pauvres, pour avoir fait voiturer vingt-quatre chartées de littières pour faire des fassines......... 190 À Conssc, cordier, pour cordages et ficelles qu’il a Hi- M de Cet 22 aoust : à Dossx, pour quarante-deux chartées de
RO AR Se Nr De ir a oi 29 aoust-28 novembre : à Nawurois, pour chevilles et clouds de fer par luy fournis (10 p.).. 3029" 11° 6° 11 septembre-26 décembre : à La Porerie, sur ses tuiaux de cinq pouces et demi (5 p.)........ 55oott 3 octobre : à Vare, sur le pavé en ciment du puisart du haut de la montagne... .,............... hoott 3 octobre 1683-2 janvier 1684 : à Lucas, sur ses ouvrages de plomberie (13 p.)............. 10100t! 3 octobre : à Conpier, pour 2080 de vieux cor- DO RE EE Ua ar RE 2608 3 octobre : à Perir-Jean et Le Cerr, pour quarantehuit journées de chevaux pour vuider les eaux du batar- DO Se NP Un D uit 10 oclobre : à eux, pour cent seize journées... 23att 17 octobre : à eux, pour cent vingt-quatre journées. . RS LME DIE PR EE LA EL PO Le AO ME TEE EE VS LU 3-17 octobre : à Lanoireau, sur ses manivelles (2 p.). Da Cp Le ne a AE ae tale Pt dec 2 DO QU 17 octobre : à Jean Micué, pour transport de 460 barres de fer du bord de la rivière au magasin. ... 8ott 17 octobre : à Racnwx et consors, pour fouilles et transport des glaises des batardeaux pour les massifs. 80 5 décembre : à eux, pour avoir nettoyé vingt thoises quarrées de superficie d’immondices dans les aque- QUE TRE ET à ME EN Re TS AE 19 décembre : à eux, sur les vuidanges aux réservoirs CP LT COS PS AE DE TE PAPA à lai 2 janvier 1689 : à eux, pour des rigolles qu'ils ont faits au-dessus du puisard de la mi-coste.....,.. 99 2h oclobre : à Goussinvizce, pour quatre-vingt-dix journées de chevaux employés à pomper les eaux pour la construction des massifs. . .....,.,,.,....... 180ot À Rouzuen, serrurier, sur la ferrure du pavillon. 200 À Bounnier, pour fouilles de terre... .... 24W 1° 6* 31 octobre -7 novembre : à Caouezarr, terrassier, sur les terres qu’il transporte pour l'élargissement du nou-
Véaur Canal Een) 2. disent, 4 s6a sg" 0°
! Le marnois est un bateau médiocre, dit le Dictionnaire de Trévoux, qui descend de Brie et de Champagne à Paris par la Marne et la Seine,
31 oclobre-921 novembre : à Morin et Porier, parfait payement pour fouille et transport de terre pour aplanir le terrain sous la orande allée du chevalet (3 p.)......
5 P A RS Tdi NP EE LH BD 0
31 octobre-19 décembre : à Bsaumoxr et consors, sur
les terres qu’ils transportent pour aplanir les allées sous q P P P
les chevalets et au pourtour du grand réservoir (5 p.)...
le Se tua es ie rte e ln Se nelg ee eee vie te
7hot o° 10° 21 novembre : à Jacques Fourcroy, parfait payement de 4ooë pour le rétablissement de la conduite des eaux de Prunet, déduction faite de 734 17° payés à Le Jox- 3264 3°
28 novembre-26 décembre : à Renaucr, serrurier,
GLEUR esse
eos en enes ss
pour ses plattes-bandes et frettes (4 p.).. 1006K 3° 10°
5 décembre : à Jaques Bezzier, pour un voiage qu’il Goft 19 décembre : à Dessanmins, paiement de 1400 livres
afaten Normandie: 4148 200 RARPenEN ee 3/4 de moilon qu'il a fourni dans la digue du bras de la nouvelle rivière, à 3oft le cent......:........ hqoî À GéranD, à compte de la closture du magasin.. lof 26 décembre : à SauvaGE, sur ses tuiaux d’un pied.. ie PEU 1500
nos eeeseeeee o
À Gervais et Quessarr, pour mil vis qu’il a fourni pour les \ppmipes Lt dass erevr eu tetseerses BD À Marti Caumonr, pour six cents de moïlon qu'il a 14h À AnseaunE et consors, sur leurs.moïlons.. ... 2boît
A la demoiselle Renneouin, remboursement de ce qu’elle a payé pour de la toile ................ 768 À Dessanins, tailleur d’habits, pour vingt-un justaucorps de toile qu’il a fait aux charpentiers de la ma- 311 10°
A Tuéveer, chirurgien, pour avoir pensé les ouvriers
chine saine
DCR CE EC CCC
blessés de la machine, depuis le mois de juillet jusqu’au
mois d’octobre.......... Ps da AGO
2 janvier 168/4 : à Gervais AbrAuAM, paiement de 662 livres et demie de crapaudine, à 30 sols. 998 15° 10 janvier-26 décembre : aux charpentiers, serruriers et ouvriers ordinaires qui ont travaillé à la machine (55 plis isorenrbeuir ioctien de MONA 17 janvier : à ceux qui ont chargé et voituré des retailles de grais.................,.... Gol 19° 10° 2h-31 janvier : aux gens de journées extraordinaires (aq Dh Une ae sa gta se 769 o° 6° 7 febvrier-26 septembre : aux ouvriers qui ont travaillé à la recherche des eaux de Bougival (21 p.)..... RE EET Re net UE RE 18 avril : à ceux qui ont démonté une manivelle rompue el qui en ont remis une autre en la place.... 104 2°
11 juillet-2/4 octobre : à ceux qui ont recherché Les eaux de Prunet (10 p.)........ Lo164 16°
Somme de ce chapitre... 8456aot 11° 3°
Pour les conduittes de fer à faire pour les fontaines de
Sa Majesté, la somme de...... .... 9300000!
11-17 janvier : au s° Desvaucoms, sur les conduittes de huit pouces qu'il fait poser à la descharge du canal (2 p.).. RU durer OH
24 janvier-21 febvrier : à luy, sur la troisième conduitte du Chesnay (7 p.)................
22 mars : à luy, à compte et par advance sur le nou-
sn
veau marché des tuiaux de huit pouces et six pouces qu'il doit fournir pour les conduites de Versailles. . . . 3000
18 juillet-7 novembre : à luy, sur les conduittes de 20300!
PC EE EC RCE RE RCE]
douze pouces (3 p.).....
26 septembre-24 octobre : à luy, sur ses conduittes
26 septembre : à luy, sur 3000 toises de conduites de
de huit pouces pour Satori (4 p.)...........
huit pouces et 3200 Loises de six pouces. .... 10000f
10 octobre : à luy, à compte de 131 toises de huit pouces qu’il a fournies sur les 3000 Loises cy-dessus et 150 toises de six pouces sur 3200 toises qu’il doit four- 5 décembre : à luy, sur tuiaux de six et de huit pouces.
11 janvier-30 mai : au 5’ DE SUZEMONTY, sur les con-
nir suivant son marché ....,..........,...
SU D Cp Lee de Jerie le te “alle less) ie telis ee eee ee
duittes d’un pied qu'il fait poser pour les cascades de 16000
ss.
Trianon (6p.)............
3 febvrier- 25 novembre : au s° CouLon, sur 2500 toises de tuiaux d’un pied de diamètre qu’il doit fournir (Sp) st us 22000!
14 febvrier-25 juillet : à Le Mae, sur 1200 toises de tuiaux de fer de fonte qu’il doit fournir à la fin de juillet (7 p.):.... bat ADD UD
9 mars-23 may : au s’ BorsEau, sur 1000 toises de
etats e lansrre tel (ete ai ele ee cs teste
tuiaux de fer de fonte qu'il doit fournir (3:p.).. 7500
h avril-3r octobre : à La Cosre, sur tuiaux d’un pied CSD.) Le due a ce MEN Me ie ire 8664
1°* may : à SAUVAGE, par advance sur 200 toises de tuiaux de douze pouces qu’il doit livrer... .... 3000
Somme de ce chapitre.
Pour les restablissemens des plants d'arbres et pour les
nouveaux à faire, la somme de............. 40000
ah janvier : à Louis German, sur la dépense de
PUR DIR SE NE OT ETES TPE TS
lachapt et voiture des grands et petits plants d'arbres pour les jardins des Maisons Royalles........, 2000 31 octobre-921 novembre : à luy, pour payement de h13 milliers de charmilles qu'il va arracher et voiturer potter dem (a DR A ne 6 re) 31 janvier : à Nicocas Besvarp et consors, pour avoir labouré et planté trois nouvelles remises à gibier dans la plaine de Saint-Denis... ...:....,...... 5batt 10° 9° 30 may-8 aoust : à Besnarp et Lorsrron, sur le labour des avenues des Thuilleries (2 p.)........ 4oot 30 may-8 aoust: à BrsnarD et Denise, sur le labour du parc de Boulogne et pourtour de l'Arc de triomphe (a Te Ps À SU SR MERE LAS RER TS GOT 19 avril : à Jean Asseuine et Jeax David, pour avoir fait arracher, dans la forest de Fontainebleau, deux mille trois cents houlx et les avoir fait voiturer à la pépinière du, Roule. tre a RE Cr SR et ns 2 may : à Louis Hounouix et Pierre Cozzinor, jardiniers, pour avoir fait 725 trous pour planter des arbres au bout de la grande avenue en face du chasteau, et 881 troux pour planter des pisceas le long du Mail et du Pope MS ame a BOL 30 may-8 aoust : à eux, sur le premier et deuxième labour des avenues et petits plants du parc de Ver- SRbeS (a pe) 2 ER SR A nou 2 janvier 1684 : à eux, sur le troisième labour qu'ils font aux grands et petits plants d'arbres. ..... 20001 2 janvier 168/ : à eux, sur leurs fossez pour la conservation desd. arbres : 2.015,00 0 RARE So Gt 21 novembre : à Louis Houpouin, sur ses fossez pour la conservation des arbres des advenues.. ...... 2001 2 may 1683-92 janvier 1684 : à Henry Trisrey et Le Genre, pour avoir fait et rétably des fosses dans l'avenue de Marly, à la porte Saint-Antoine et aux avenues de Capa (4 pi). : CL RE fasgeft 13 6° 30 may 1683-2 janvier 1684 : à eux, sur le parc de Bomiopne(S pi) MELON AR M ee too 23 may-8 aoust : à Roserr Frapss, pour avoir labouré et semé dix arpens de terre dans l'enceinte des palis de la faisanderie de Saint-Germain, et pour le premier labour de trois nouvelles remises à gibier dans la plaine de Saint-Denis (3 p.)..........,... moi 4 18 octobre-5 décembre : à luy, pour 811 septiers de glamds amassez dans la forest de Saint-Germain-en-Laye et voiturez à la ferme du Trou-d’Enfer (2 p.).. 188att 6° 30 may-8 aoust : à Loisrron et la veuve Per, sur le premier labour des avenues de Vincennes (2 p.). 60ott 20 juin : à Lorsrron et Denze, pour fossez qu'ils ont
faits pour la conservation des arbres des avenues de Vic Res A M ET MES QUE 6e
30 may-8 aoust: à Masson, sur le labour des remises à gibier de Ja plaine de Trappe et de Saclay (9 p.). 600
30 may 1683-92 janvier 1684 : à Jran-Barmisre Crosnier, sur le labour des terroirs de Louveciennes et CU EL A MA EP ET
18 octobre : à Burez et consors, pour 2350 oignons de jonquilles doubles pour planter dans les jardins des Maisons Royale. as et «6810:
31 octobre-5 décembre : à Juzzrenxe, jardinier, pour les achapts de plants d’ormes qu’il a fait venir pour les Maisons Royalles (a p.)....:..........).,, 2674
21 novembre : au s' DE La Cour, pour remboursement de la dépense qu'il a fait pour achapt et voiture de 1800 jonquilles doubles pour les jardins des Maisons Royale ane reNnER ent" ss met 574 15°
28 novembre : à Tricaneau, sur les plants de chesne qu'il a fait sur les terroirs de Marly, Noisy, Louciennes et Roquancourt .:..,.40,,,2.5., 444,04) goot
5 décembre : à Louis Lepor, pour 182 sepliers de gland amassez dans le parc de Boulogne et voiturez aux chasteaux de Madrid et de Choisy-aux-Bœufs. ... 515
2 janvier 1684 , à Hrerosue Drotcr, pour les deuxième et troisième labours qu’il a fait à sept arpens de terre plantez en bois en 1682 pour faire trois remises à gibier dans la plaine de Saint-Denis, à raison de 64 l’ar- POP PE ae de nd A lei date e rte DIET
2 janvier 1684 : à Jaques Roserr et consors, sur 14836 pieds d'arbre ou environ qu’il a armez d’épines dans les avenues près Versailles... ........... Goott
Somme de chapitre. ..... ag" 3° 31.
OUVRAGES D’ARGENTERIE
Néant.
Pour employer aux achapts des terres qui ont esté occupées par les ouvrages de Sa Majesté et des bois qui ont esté réservez, la somme de ............... Sooooo*
24 janvier : à Macpeceine Cocuerez, pour 2 arpens
* Le compte indiquait d’abord divers payements faits à Launay, Meruin, Germain, Cousiver, Loir et De ViLLers; mais tous ces articles, relatifs à des chandeliers d'argent pour la galerie de Versailles, à douze girandoles, à six grands guéridons d'argent, ont été biffés. La dépense totale s'élevait à 39200. Voyez les articles de la recette de 1683 concernant ces ouvrages d’argenterie.
65 perches 1/6 de terre sçiz au terroir de Villepreux. EE Ru Dre ere Par TON
31 janvier : à Giserr Taosnier et sa femme, pour 37 perches 1/2 de terre sur les hauteurs de Louve- 5att 9° 61 À Amerors£ SAILLARD, ès noms, pour 2 arpens 14 perches de bois sçiz au lerroir de Marne.......... 5354
CERN ESE ME LU ANNE D DRAP LL
À Josepa ne Laisrre, pour 13 arpens 86 perches de terre aux avenues de Noisi et des Glesières.... 24051 7 febvrier : au s° De LA Barre, garde de Monsieur, pour A arpens Ag perches 1 [2 de bois taillis sçiz à Bou- PRE LT D 21 febvrier : à dame Nicoue pu Vau, pour 7 arpens 10 perches 5/6 de terre sçize au Lerroir du Chenay... Lee En) A0 100) À Cuarzes pu Ticzer et sa femme, pour A arpens 54 perches de terre sçizes dans les advenues de Ver- 569! 1° 6° A Bmssonner et sa femme, pour un demi-arpent de vigne au terroir de Louveciennes
pival......... PRE
A Craurs Roserr, marguillier de la fabrique de l’église de Choisy-aux- Bœufs, pour non-jouissance de 3hoott à quoy ont esté liquidez 18 arpens 82 perches de terre appartenant à lad. fabrique, comprises dans l'enclos du parc de Versailles, qui est 170 par an, et ce depuis le 1° janvier 1681 jusqu'au dernier décembre SA cine SON
À Gaserr Taosnier et sa femme, pour un arpent 39 perches 2/3 de terre sçizes au terroir de Louveciennes..... sub ere 00104 1/4 07007
28 febvrier : à Porier, jardinier, tant pour ses plantes et culture de 2 arpens de terre mise en marais, acquis par bail d’héritage de Dsswouzixs, que pour sa maison-
nette... Fo 17 janvier : à Mar Menu, pour 50 perches de bois taillis au terroir de Noisy .................. 200 A quarante particuliers, pour 16 arpens 2 perches 3/4 de terres, vignes el prez occupez par les avenues de Villepreux, Noisy, Bailly et autres. ...... 33hoft s°!° À pe Vaux et sa femme, pour 13 arpens 70 perches 3/4 de terre, bois et prez idem ..... 31114 8 4 21 mars : à Czauve MouiLcerer, ès noms, pour 8 arpens 91 perches 1/4 de terres sçizes à Saint-Cir et Fontenay . .… UE D He à Fe PAOOON LT Aux directeurs des créanciers de Prerne BARANGUE,
procureur au Chastelet, pour une maison, terres et héri-
lages sçiz à Satory ........:......... 151934 10° . \ (2 L avril : à la veuve M° Louis DE Comminées, pour un
arpent, 20 perches de bois taïllis sçiz au terroir de Marly... RATS RON ONE 1° À Pauvres Le Moyne et sa femme, pour 6 arpens 76 perches de terre sçiz au terroir de Noisy, Fontenay et Villepreux. ...... MAÉ dune te IT eee 0 0" h avril : à Jean Carrier et sa femme, 27 arpens 51 perches de bois laïllis sçiz au terroir de Ville-d’Avray. 4 8619 10°
A dix-huit particuliers, pour 10 arpens 86 perches 7/12° de terres et pré occupées par les avenues de Villepreux, Noisy, Fontenay et Saint-Cir.. 21154 3° 6° A la veuve M° Bouin, pour 29 arpens 16 perches, terres, bois et pré, sçiz au terroir de Bailly, Vilvert, Fontenay et Noisy 45264 15° 2° > may: à la veuve M° Louis pe Cowinces, ez noms, pour 3 arpens de terre plantée en grands chastaigniers, sçiz au terroir de Louveciennes . . ... 15ooûf À Cnasreuer, pour 20 arpens 35 perches 1/2 de bois taillis, chastaigniers, terroir de la Selle... 9030 g may : à Marçuerire Le Non, pour 6 arpens, 38 perches de terre el pré sçiz dans les avenues de Roquancourtii ee PR LIL D À Louis Berancourr, pour un arpent de terre occupée par lestang du Bois-d’Arcy...... . 1564 16 may : aus” Pazer, curé de Vildavray, pour nonjouissance d’un arpent 94 perches de bois aagé de neuf ans, jusqu’au dernier décembre 1682 que S. M. fera rente à lad. cure de 29%, jusqu’au remploi en fond de terre au proffit de lad. cure de la somme de A5ot à quoy lesd. bois ont esté estimez. ............ 1654 À Conger et sa femme, pour 4 arpens 10 perches 7/12° de terre sçiz au terroir de Bailly et Noisy. .... 559 1° A Craups Brisser, pour 24 perches de terre sçiz à Marly... af je Veuve RON 23 may : à Pigrre Héanr et consors, pour 61 perches de bois taillis proche le bois de Ruel... 152 10° À Craupe SeLcow, ez noms, pour 3 arpens 66 perches de terre sçiz dans l’avenue de Villepreux. .. 566 3° 8° 7 juin: à Louis Cormier, pour 6 arpens A6 perches de terre sçiz à Roquancourt 10654 Aux Crosniers frères, pour 5 arpens 57 perches 1/2 de terre à Louciennes . ... fa eù 1098" À Louis Crosmien, pour 5 arpens 82 perches 3/4 de terre sçiz à Louciennes . . deb cite 240 7700: À Jour, pour 33 perches de bois taillis sçiz à Villedayrayieil. 6 LE Rite lenls ee à ds cigale a à 107 5° À Porisr, pour an arpent de bois taillis sçiz à Bou-
DV T CREER DE SR LR LOU SI ns L35t
/À la veuve M° François Rocgr , pour trois quartiers de bois taillis sçiz au terroir de Verrières......,.. 995 ‘27 juin : à Paiuivpes Gouruier, ès noms, pour 3 arpems A7 perches 3/4 de terres, prez et vignes sçiz aux .. 9334 8° 6°
/À Dænise Pari, veuve La Roque, pour un arpent
Glissières et au Chenay..............
27 perches 1/4 de taillis à Verrière ...... 349 3° 94 /À: Jaques Bacnoux, pour 20 perches taillis idem.. 84H /À Nicoras Mona, pour 3 arpens 69 perches 1/2 de
Su «atome 8" /À Anmré pe La Croix et sa femme, pour 3/4 de terre
sc @ Requancourt.: 5:02 #hoit tar À Mare Lécer, veuve Nicoras Leczenc, pour 25 per-
terrre sçiz à Saint-Cir et à Choisy... ..
chees tits a Népmibres). un he mt {À Marie Lecranp, veuve Miousz Henri, pour 1/4 de tale Sem les einen eee ne ve Bof /À Vazé et sa femme, pour un arpent 25 perches taillis, saut Chesnay iii but Las ABS 0 /À Tnowas Tarsaux et à Jean Macrier, ès noms, pour
9 ærpens 7 perches sçiz dans le parc de Versailles. . ... FA bte rene me ae sa sr Om ONG ?
À Anrome n’AuxerRe, pour 62 perches 1/2 de bois chaastaigmiers, à Verrières ............,.. 9184 15° ZA Anne DE Mowraoron, pour un arpent 29 perches 1/4 de faille, idem in Soda are 387 15° /À Cwarces Boursy et consors, pour 4 arpens 65 perchees de taïllis en a pièces, sçiz à Verrières. . 19774 15° /Au s° de Sèvre, Mizuer, pour le prix d’une maison scizze à Mersadleg. 1.3. ao ter tool 19 juillet : au s° Bernery et sa femme, pour un jardim clos de murs sçiz au Roule, un arpent..... 2300t «29 juillet : à Paquerre Lerevre, veuve Lécer, pour 75 perches de bois de haute futaye sçiz à Verrières, 55ot /À Gérarp Coxrour et sa femme, pour 1/4 de taillis, HER EN EE Re a UN ee /À Jean Fraxçois et sa femme, pour 3 arpens 68 perchess 1/2 de terre scizes au terroir de Louciennes . ..... eee) Ace IN Bree rléane de à DPADIT aa
‘À François Duquesvay, pour 36 perches de bois taillis sGz aMeEroit. dé dou. Lie dat io À Marie Hacanp, veuve de Pierre Le Cowre, pour 25 perches taillis sçiz au buisson de Verrières. ... 75h 29 juillet : à Carre Bsvize, pour un arpent 17 perches de bois, terroir d'Amblainvilliers. . 3804 5° JA René Saucé, ès noms, pour un arpent 75 perches sghe au Ghepaÿ sms is nd . NOHaf ZA Nicoze Couer, veuve Rosenr Garesois, pour 15 perchess, bois taillis, sçiz au buisson de Verrières. ... 45
À Axroxe Coquarr, pour un arpent 60 perches 3/4 de terre sçiz au terroir de Saint-Cir........... 390
8 octobre : à Bennano Bernuer, pour 3 arpens 50 perches 1/2 de terre sçiz à Fontenay... ....... 710 16:
22 octobre : au s° pe Nyerr, pour le prix principal d’une maison sçize à Versailles, acquise au nom du Roy par contract passé par devant pe Beauvais et son collègue, notaires au Chastelet de Paris, le 21 juillet der- MIO AN DR QE eee dE Re te nr
26 décembre : au s° ne Beccanaourr, prieur, curé de Rennemoulin, à cause de la non-jouissance de 50 arpens de bois taillis dépendans dud. prieuré, occupez par les travaux des environs de Versailles, et ce pour les an- Hé TOGA EE AR QU enr ot
Somme de ce chapitre... 1111644 15° 54
Pour employer aux parfaits payemens des dépenses
Jaites les années précédentes, la somme de... 3oo0o00t
17 janvier : au s° Rico, marchand, parfait payement de 7658h 11° pour plomb et estain fournis en 1682 aux sculpleurs de la Salle de bal.........,... 1658 11°
À Mazeuine et Jouvener, sculpteurs, parfait payement de 21474 18° 4°, pour ouvrages de sculpture de stuc, plomb et estain faits en 1682, au chasteau de Versailles. .. 154718 4%
À la veuve Jean Arwann, dit Hozanve, serrurier, par-
ere rite le ele ele eee ete ele et are elere es ego s
fait payement des ouvrages qu’il a faits en divers endroits du 27 juin au 5 novembre 1689.... 1174 15° À Gaupiexow, serrurier, parfait payement des ouvrages qu’il a faits en 1689 à l’hostel de Vermandois. 240ft 1 7° 6% À Marie, autre serrurier, idem........ 114 13° G A Bouper, serrurier, parfait payement de 5520ft 14° pour ouvrages et fournitures au magasin... 452ott 14° À Hanpy, serrurier, parfait payement des ouvrages de serrurerie qu’il a faits au Palais-Royal en 1680 et 1681 564tt 12° 6°
À Fonprix et Bourré, parfait payement d’un chapeau
street e sp aleitele ele; een lol er ele diet eee € dite 10) e 7.0
de fer au-dessus du dosme de la petite escurie.. . Gogt
À Hasré, serrurier, parfait payement de 8ooK pour une porte de fer avec son ceintre au pied du grand esealier de la grande aile, proche la Salle des comédies. 5oott
À Gourpox et Rossienor, entrepreneurs, parfait payement de 24643# 6° 7°, pour ouvrages de maçonnerie aux escuries des gardes du corps à Versailles faits en
16814168 LUN AL des 40848 07
À Carr, charpentier, pour ouvrages faits en 1684 207 14° 8°
chez M. DE CHATEAUNEUF. .............
À Le Cour , terrassier, parfait payement de 2711 13° 4°, 71h 13° À Guramn, terrassier, parfait payement de 1 05/4 44° 4°,
pour transport derrière la petite escurie.. . ...
pour transport aux jardins derrière la ferme. 654 14° A4 A Jaoues Le Roy, terrassier, parfait payement de 821% 16°, pour fouilles et transport de terres, tant dans la cour des escuries des gardes du corps, que rigoles pour les conduites des eaux bonnes à boire de l’avantcour du chasteau aux escuries de Versailles.. 4714 16° À Huzr et la veuve Tavernier, menuisiers, pour ouvrages faits en 1682 au corps du logis du milieu de l'aile gauche des offices de Madame la Dauphine... 650 À Tessier, Cressanr et autres, parfait payement de 254384 9°, pour ouvrages tant au chasteau qu’à la grande aile et ailleurs en 1681 et 1682..... 1338# 9° À Jusnine et Couvreur, menuisiers, parfait payement de 125954 16° 10°, pour ouvrages idem. 2395# 16° 10° À CaquecarD, menuisier, parfait payement de 13580, pour ses ouvrages tdem.............. init Don A pu Cons, menuisier, parfait payement de 10277
1 8-8 'noup dem ie de ioet se. 277741 18° 8° À luy, parfait payement de 6034 4° L°, pour ouvrages en divers endroits du chasteau en 1682.. 1434 4° 4 A luy, pour ouvrages à l’hostel de Chaune. 787 7° 9 AProv, menuisier, parfait payement de 54269 18° 2°, pour ouvrages faits à la grande aile en 1681 et 1682.. 1694 18° 2° À pe Vice et Luquer, menuisiers, parfait payement 4374 19° 5653 18° À luy,. parfait payement de 17714 10° pour ouvrages faits au Cheni en 1682........ 4h Ami O do
soso eee
de leurs ouvrages, montant à 32237 19°...
À Daviexon, pour ses ouvrages. ...,..
A Grossevaz et Mounier, autres menuisiers, parfait payement d'ouvrages faits à la grande aile. 8660 19° 5° A Carez et Couran, parfait payement de 13860 13° 37608 13° 10° A Couran, pour travaux faits chez M. le duc nr La à: 2789h 1 2° 4°
101 BOUT dé ue à ea ass iale ele de Ma
HENTRRADR Re due Se
À Jason, vitrier, parfait payement de 7276# 7° 4° pour ouvrages faits en 1682 au chasteau de Versailles. . 16764 7° 4° À n’Esrapres et Don, vitriers, parfait payement de
ss... CCC CCC)
25534 13° pour ouvrages de vitrerie fait en 1682 à la 753 13°
A Le Roy, menuisier, parfait paiement d’ouvrages
grande aile du chasteau.. ...............
faits en 1681 et 1682 à l'aile gauche de l’avant-cour du \chadlean. sde die gun dabieiebt Me Le . 1914 4°
À Lécenin, menuisier, parfait payement de 289 5°
pour deux cent deux caisses de marrin pour arbrisseaux et fleurs à Trianon. .... ARS AD RELENS ETS AE 139 5°
À Masseun, chaudronnier, parfait payement d’ouvrages faits à la machine de M. l'abbé pe Guienne en HOBLPRLOBA AUD PR NAS LE CONTE"
L febvrier : au s° Picarp LE RomaIN, graveur, parfait payement de 2566, pour deux planches qu’il a gravées, l’une de la Famille du vieux Palme, estimée à 15oot, et
6 febvrier : à Srire Bray, espinglier, parfait payement de 814% 6° 2°, pour ouvrages de fil de fer et de laton par luy fournis: ..,:... RME Ut 2144 6° 9°
l'autre du Silence, du Caracue, estimée 1066...
À Vazzeran, serrurier, pour ouvrages faits à Trianon ERAOBDRA LENS LUS UE DS ie ENS OUNTR 621% 6° À TouLouz, serrurier, parfait payement de 1731 11° 11°, pour ouvrages faits aud. chasteau de Trianon. . 1931#11° 11 À Girarnin, dit Le Boureurexow, charpentier, parfait payement de 19574 4°, pour ouvrages faits aux Récollets etiulleursiset cer ones SAUT AvE ee
ss ses ..
À Dusoirs, serrurier, parfait payement de 880, pour la porte de fer au pied du grand escalier de la grande 580ott 7 febvrier : à Fororin et Bourré, serruriers, parfait
AMP RS RE T RENE UPEEEE ARR RE RESTE
payement de 25650 1°, pour ouvrages de serrurerie par eux faits à la grande aïle en 1682...... 250 1°
Au s° Bowxemer, peintre, pour quarante-trois journées employées à travailler aux ouvrages de peinture et À Baprisre, autre peintre fleuriste, pour ses ouvrages
teinture des Gobelins .............. APE AE VS
à cinq tableaux de l'appartement de M°*° la princesse DE Conrr, à la grande aile... .,4..,.4,.%...: Sort À la veuve Azain, parfait payement d’ouvrages faits à l’hostel de Vermandois en 1680 .......... k369 8° À Gauray, menuisier, pour ouvrages faits à l’orangerte du chasteau de Versailles en 16892............ 380 À Jean-Baprisre Dasré Romain, peintre, pour owvrages de peinture faits au chasteau de Versailles en 1080 NT ST TA ES DES SE A SN 561 12° À Camor, autre peintre, pour ouvrages de peinture à la galliolte que l’on a fait venir de Dunkerque pour INÉITe SUD Le CANAL UN dec Re en .. 100% A Vavserr, pour son remboursement de la dépense qu'il a faite en 1682 pour achapt de plusieurs cowleurs de peinture et teinture pour les ouvrages des Go- DONS SMS ARS RU RP .. 163 À Tavernier, serrurier, parfait payement de 241311", pour ouvrages de serrurerie qu’il a faits en divers emdroits de Versailles en 1682............ 22131 11°
PP RC NES TR
Lada ps, PR Se DR, né
À Naicoras Besxarp et consors, parfait payement de A8oëf 4°, pour 1372 thoises de fossez pour conserver les arbres plantez en advenues dans le parc de Boulogh@ sur. ER te SR CN OÙ HE
Aud. Beswanp et vu parfait payement de 600 6° 7°, pour trois labours aux arbres plantez dans le pare de Boulogne en 1682......4..,.,..... 2508 6° 7°
À ‘Tuierry et Le Genpre, parfait payement de 4780 19° 3°, pour trois labours par eux faits en 1682...
D SO RASE CRU ne ed à 2380h 19° 3°
À M. et cet marbriers, parfait payement de 32639 3° 10°, pour ouvrages de marbre faits à la grandle aile, Arc de triomphe du petit pare et autres endroits. em 1680 rt NRA 161394 3° 10°
Aux La Baronnière père et fils, doreurs, parfait payement de 13696 19° 6°, pour ouvrages de dorure par eux faits à la grille du chasteau, en d’autres endroits et à la grille de la grande escurie, en 1682. 10596 19° 6°
À (Caquerarp, menuisier, parfait payement de 6289t pour ouvrages faits à la grande aile et au Cheny de Versales, nn de se EN ent ko89t 4° 7°
13 febvrier : à Loisrron, terrassier, parfait payement de 6»17%, pour transport de terre au pourtour du réservoir cle Trianon...... ER NA L217t 10°
A La Cosre, entrepreneur, parfait payement de 3470934 10° 3°, pour rigolles et transports de terre à l’estang de Saclay en 1682...... Hétu La43# 10° 3°
À Vazzée, parfait payement de 55088# 4° 10°, pour 34384 4° 64
À Esue, parfait payement de 19944 6° 8%, pour idem. 50: RE a DE DR R R RE A URR 144 6: 8
À La Fonrane, parfait payement de 2365ott 18 4,
UM LA HAT A RS EN SRE
pour maçonnerie et ponts aux rigoles des plaines de Montigni et Voisin, de 1679 à 1681... 164508 18° 9° À wg Coste, pour ouvrages de maçonnerie à l’hostel de Vermmndhision46és ne nt 7684 10 À Granier et Cozuienon, sculpteurs, parfait payement de 1hioot, pour quatre grands trophés pour la grande AS AN des pue ts da EUR Doha HOUR 200 À Pinsau, sculpteur, pour ouvrages de sculpture à l’oratoire de la Surintendance. ........... 109 10° À Fzamanv, parfait payement à 2490f, pour ouvrages de sculpture à la grande aile, ........... ... 1690 À Norrer, parfait payement de 8304 10°, pour tuiaux de fer de huit pouces de diamètre qu’il a fourni pour les condlosiinnés de sd sai hero na + 68 MORT OS
À François Forpriv, serrurier, pour ouvrages aux petites asenmies aigu ni te ME Ga UR Di 632tt 13° 6
À VaLceran, serrurier, pour ses ouvrages aux fourrières sous la grande aïle....,........,., 998t 19° À Luxe, marbrier, parfait payement de 215394 9° 1°, pour ses ouvrages dans le sallon au bout de la grande gallerie et à la pelite vers le grand escalier en 1681. . RS RAD TE RE HR tte 6439 7° 1° À luy, parfait payement de 64364 17° 7%, pour ouvrage de pavé de pierre par bandes en la grande escuric et à la chapelle d’icelle en 1680 et 1681.. 36H 17° 7° À Jansow, vitrier, pour ouvrages et réparations aux Louvre et autres Maisons Royalles en 1681 .... 1Go5t À Gauray, menuisier, pour ouvrages faits à l’hostel de Vermandois, à Versailles... ....... Nan A08Tda810 À Lorsrron et veuve Perir, parfait payement de 1007 1° 7°, pour labours faits en 1682 aux advenues de ve cenbes at t D oN sé ose ee 10710 7 A e et Enr parfait SUR ES de 579ït 19° s 179 19° 9° À Fnapss, parfait payement de 1 295 4° 1°, pour tra-
pour labours aux avenues des Thuilleries. .
vail fait aux remises à gibier des plaines de Saint-Denis, Onlleet leu. Lien ne san 695 4° 11° À Masson et consors, pour labours faits en 1682 aux nouveaux plants d'arbres acquis aux environs de Ver- Sale cs ALL SAME te 399" 6° À Mazière, paré a de 7046 15° 1°, pour ouvrages de maçonnerie à la Chancellerie. 12464 15° 1° À Au Lance et La Pensés, pour ouvrages de maçonnerie en plusieurs endroits du petit parc de Versailles en US PRE MERE ARR ARR STARS 31268 5° 9° À Bouper, serrurier, parfait payement de 3737" 14?, pour ouvrages de serrurerie faits au chasteau de Ver-
sailles en 1682...... de DM Ris cuire 3337" 14° À Juzien Hermowr, pour nalte qu'il a fournie au chasteau de Fontainebleau en 1682........... 32924 10°
21 febvrier : à Laurior et Ducare, serruriers, parfait payement de 51694 17° 6%, à quoy montent les ouvrages de serrurerie par eux faits au bastiment adossé à fprande allé, 4", Dh rer) 2669 17° 6°
À Nicoras Mesnard, marbrier, parfait payement de 139331 2° af, pour ouvrages faits à la grande gallerie et salon du bout vers l'appartement de la Reyne en 1680, 1682 eh 6Ba ii Roue 85334 9° ad
À River, menuisier, parfait payement de 39534 18° 8, pour ouvrages de menuiserie par luy faits en plusieurs endrodtsiddemsS 2er ET uen ee 1983 18° 81
A P. Mssxann et Cuviuziens, parfait payement de 1833K, pour ouvrages de marbrerie par eux faits en aGSa sir, AU AO SRE ST LEONE SAS LE 21 LL
À Marquer, plombier, FARINE AR 43°,
pour ouvrages faits pour les conduittes de l’eau bonne à boire pour les offices de la grande aile et pour la grande et petite escurie ........ PAS AAC STATE ES 5710ù 13°
A Lucuer, serrurier, parfait payement de 34914 16° 61, pour ouvrages faits au bastiment adossé à l'aile et autres ÉDAPOISE À ENS 20 SANTE MARNE nee 2hg14 16° 6°
A Rossrr et consors, jardiniers, parfait payement de 2256 17° 61, pour gazons et régallemens faits aux allées autour de la pièce d’eau, au bas du Dragon. .... Lo REA UE die Las HS MR ARS nt LE 4564 17° 6°
À Virav, plombier, parfait payement de 3854 5° 6°, pour ouvrages faits à la troisième conduite du Che- 5544 5° 6%
A Masseuix, chaudronnier, pour ouvrages faits au chasteau et parc de Versailles en 1682...... 37ooû 5°
À La Cosrg, pour conduitte de tuyaux de huit pouces par luy déposez et reposez en TOBAN SET AR ARR 388
PAIE LAON S 00 à LOL NRA e DAT Lens ER
A Briquer, sculpteur, pour ouvrages faits à l’appartement de Monseigneur.............. .… 2698 17° 6% A Cucar, pour le rélablissement de la menuiserie et ferrure des croisées et portes du chasteau de Versailles. . D SO ME EN ES Be > nie Lao 3° À Mazeuwe et Jouvener, sculpteurs, pour ouvrages faits à la deuxième chaire à prescher . . ..... 9781 16° A Lucusr, serrurier, pour ouvrages faits au chasteau de Versailles en1089 002 Listes tie 7197 3° A Gauray, menuisier, pour ses ouvrages au chasteau en 100002 IMNANERR Le JOUER RHRERUE 506H 9° A La Bro, terrassier, parfait payement de 61 af 14° 21, pour routtes dans les bois d’Igni......... 1198 4° of A Frawaxp, sculpteur, pour un trophée à la grande papes... is.cte is 22 DOI A luy, pour avoir fait encaisser quinze figures et bus- PORN SA CN Pi era à DO Des Gite Et EAYa eur 434 À Grenoëze, sculpteur, parfait payement de 1000 pour trophées au-dessus de la grande aile... .... 200 À la veuve Gopeouix, Briquer et Pineau, pour ouvrages de sculpture à la chambre de Monseigneur le Duc au chasieans LUN ui mu Rene. ot -. 1786 A Le Pace et La Ponre, doreurs, pour ouvrages à la grille du chasteau et à celle de la petite escurie en 1683, ontantà 1979919 9h, ui. ia. 98394 9° 4 A River et Muinegzen, menuisiers, parfait payement de 32119 17° 3°, pour ouvrages faits tant à la grande aile et bastimens adossez qu’à la Salle des comédies ez annéps 1681 et 2682 msn 8194 17° 3° A Houpouix et Cozzinor, jardiniers, parfait payement
de 134794, pour trois labours aux grands et petits . Lhgo
plants d’arbres des avenues de Versailles...
A Louis Germain, parfait payement de 87o9ft 11°, pour achapts et voitures de grands et petits plants d’arbres pour les Maisons Royalles.. .......... 700! 11°
A Roserr et consors, jardiniers, parfait payement (de 890 3° 2°, pour avoir armé d’épines 14836 arbres dans les avenues de Versailles, Marly et Clagny.. Agoft 3° 2°
À Juuen Héwonr, nattier, pour naltes qu’il a fournies pour garnir les serres qui servent à couvrir les orangeers du jardin de Trianon....... RME RS AC 11 4h
A Papgrain, pour avoir ramonné et racomodé 17/45 cheminées, tant au chasteau qu’autres endroits en 1682. 1250 10°
A Marrinor, horloger, pour augmentations et réparations aux horloges du chasteau de Versailles en 1682... . Bus NE UT PMTITU LES D 2 ete) (OU
A Prou, menuisier, parfait payement de 12376 1° 1 01, pour ouvrages faits au Chenil et en divers endroits de Versailles en 1682 ................. 6276# 1° 20°
28 febvrier : à Mancuanp, paveur, parfait payement de 82226H 14° 9°, pour ouvrages faits en divers en- 193264 14° 9° A Bonnemer, peintre, pour sept tableaux pour servir
droits de Versailles en 1682 ...... re
aux ouvrages de broderie que le Roy fait faire à Verpaie ni dispenser diese dia 1754 A luy et à Le Moyne, pour ouvrages de peinture, dlorure et teinture 2dem......... PE ET AS te 22 ot À Le Moywe, pour ouvrages à des bordures de tapisserie et autres.......... PÉRNSPERRES Ne 1300 A la veuve Daxezsserr, menuisier, parfait payement de 24240o%, pour ouvrage fait à la Surintendance en a de ne NE ne eue 67/40 À Raver, menuisier, parfait payement de 5ooo!, pour deux oratoires et deux chaires à prescher...... 2400 A la veuve Ricnan», serrurier, parfait payement de 3a50ot 19°, pour fourniture de gros fer à la maison du Potager en 1682..... AURAS à PAS RRARR GES 95ot 19° À Laurior, serrurier, pour ouvrages de serrurerie faits
à la Surintendance de Versailles .......... h39tt 16° A Prou, menuisier, pour ouvrages à l'appartement de MR DR IGRAND A LE ane 1803 18°
À Durawo et La Force, terrassiers, pour glaizes fournies et remaniées aux chaussées des petits réservoirs. . . AE A ND AE BR RERO Gi Net SRE 0"
A L'Épée, parfait payement de 80224 »° 8°, pour ouvrage de maçonnerie fait en 1682 à la pièce au-dessous
du: Drégens se si 4/4 e SUE 35990 a° 8{ A Fovouer, terrassier, pour fouille et régallement de terre au-dessus des moulins de Trianon. .... 1181 15°
À Girarnin, dit Le BouneuiGnon, pour ouvrages de
charpenterie faits à l’hostel de Vermandois de Versailles en. 268014 8 RARE 1814 17° 6% Au s° DescuareLres, pour avoir enlevé les immondices et platras en divers endroits du petit parc et du chasteau de: Vénailles En +604 hum re rie 204H 9° À Le Genore et Turerny, parfait payement de 31494 7° 9°, pour trois labours faits aux avenues de Marly, Clagni, Glatigni et ailleurs. .......,.... 949ft 7° 9° A Massox et consors, parfait payement de 10634 9° 64 pour trois labours faits aux remises à gibier de Trappe et.de: Saclay en,#68a; 1 hu 4634 9° 64 À Hounoix et Cozzinor, pour trois labours faits pour l'entretien des petits plants de Roquancourt, Trou-d'Enfer et Bailly en 1682 ......... ee 1092 1° 34 A la veuve Jean Forprix et Louis Foix, à présent son mari, serrurier, parfait payement de g74o# 18°, pour les ouvrages de serrurerie faits aux grilles de closture de la moitié de l’avant-cour du chasteau et aux petites escuries de Versailles de 1679 à 1682.....,....... 21408 18° À Tuisauzr, jardinier de Vincennes, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites au petit parc dud. heuNen benne Lara et Sn aliens hg1tt 7 mars : au s'GABRiEL, parfait payement de 33487434 9° A, pour ouvrages de maçonnerie qu'il a faits, tant à Versailles qu'ailleurs, depuis et compris l’année 1668 Jjusques et compris l’année 1682........ 9584 9° 4 À Vicoureux, serrurier, parfait payement de 3656 5° 8°, pour ouvrages de serrurerie par luy faits en 1682 aux pompes de Versailles et ailleurs. . .... 23568 5° 81 À Duran et La Foncs, terrassiers, parfait payement de 1269 4° 6°, pour les rigolles de deux conduites du TOSERVOIN Se BAIOPL. 5/7 PCR AT rt hGat 4° 6° À Hermonr, nattier, parfait payement de 727 97° 61, pour nattes fournies pour les orangeries de Versailles et ERA 2) PSE RON QE NES CRUE .. hat q° 6% À pu Cons, pour ouvrages et réparalions de menuiserie à l’hostel de Vermandois.......,.... 170 10° À Cuocr, ébéniste, sur les piédeslaux et pleintes d’ébeine pour porter des figures de bronze au Cabinet des curiositez.. ..... RNA Abe ee ST URURe 2794 Aux héritiers Gasparp Mara, sculpteur, parfait payement de 3020, pour le groupe d’un des piédestaux de Favan cata ie Ai Us 320 À Cuannuez, couvreur, parfait payement de 32343# 145 8%, pour ouvrages faits en divers endroits de Versoilles aa feat er ssl 45434 14° 84 À La Fonraine et Saurow, entrepreneurs, parfait payement de 176754 1° 2°, pour ouvrages de maçonnerie
par eux faits à l’aqueduc de la pelite escurie de Versolos en ROBE dira 93704 1° 9° À For, entrepreneur, payement d'ouvrages de maçonnerie faits à l’hostel de Vermandoïs à Versailles en OST Ua MR it. ti a 1199 19° 64 À Francano et Ricarn, parfait payement de 190oft, pour ouvrages de peinture et dorure qu’ils ont faits à la closture de la grande gallerie... .........,.. 1200 À Houasse, pour ouvrages de peinture par iuy faits, tant pour la chapelle de la Reyne à la paroisse, que pour celle de la grande escurie et du chasteau de Ver- Cet PRÉPARER PR ARERSS NON ARRURS 11001 À Houpouin et Cozinor, jardiniers, parfait payement de 4096% 13°, pour ouvrages et fossez pour la conservation des arbres des advenues de Versailles, du costé de MIHODIGnRS CS M Lo rt 24961 13° À Conneizce, serrurier, payement d'ouvrages de serrurerie faits au chasteau de Versailles en 1689. 681t 10° À Tuévenor et Le Maisrne, parfait payement des ouvrages de maçonnerie faits à la petite escurie de Ver- SiNes on 108: dE ua en + 2904 8° 44 14 mars : à Carez, menuisier, parfait payement d'ouvrages faits à Clagny, commencez en 1677 et finis en
DOM en nn dt ni 68031t 15° À luy, pour châssis et autres ouvrages faits au chasteau de Versailles en 1682............. …... 11261 5°
À L’EsPéRANcE, appareilleur, pour six auges de pierre fournies pour la petite escurie............... 213 À Bouper et la veuve Ricuar», serruriers, parfait payement de 11768# 12° 6°, pour gros fer et autres ouvrages à la Surintendonce et autres endroits en 1681 et 1682.
RE PE éd paid ice, JS 00’ 07 À Gauray, menuisier, pour ouvrages en divers endroits du chasteau en 1689............... 1984 11° 10°
À Bourré et Forprin, serruriers, payement de quatre consolles de lanternes et autres ouvrages aux petites escuries doubles du Roy à Versailles en 1682....... gooï
À Virrr, plombier, parfait payement de la somme de 279565 4° 1°, pour ouvrages de plomberie depuis 1695
jusques et compris 1689....... SES 54654 4° 1° Au s° Lucor, payement de huit muids de terre d’Holande qu’il a fourni au magasin du Roy... 1794 15° 6°
Au s° Le Maire, parfait payement de 5802 10°, pour 105 thoises 1/2 de conduittes de fer d’un pied pour les cascades de Trianon, y compris 1000# retenu pour la garentie d’iceux pendant un an.......... 18oalt 10°
21 mars : au s° Guymonr, direcleur de la manufacture des glaces, parfait payement de 44915, pour les glaces
au tein qu'il a fourni, tant à Saint-Germain qu'à Versailles, en 1680, 1681 et 3682........... 24915
Aux Le Mare frères, terrassiers, parfait payement de 4h27, pour transport de bonnes terres et recouppes voiturées dans le jardin de Trianon en 1682... 1027
A River, menuisier, parfait payement de 11921 6°, pour ouvrages faits au Cabinet des curiositez en 16892..
20114, pour ouvrages faits à Vincennes, aux Gobelins el à la Bibliothèque du Roy en 1681 et16892..... 171 1
À la veuve Covizuier, serrurier, parfait payement de 1917 11° 6*, pour ouvrages faits à Fontainebleau en 1679 et 1680 ......... Ole pistiee 207 11° 6°
À Cressanr, menuisier, parfait payement de 8144f 8° 44, pour ouvrages aux quatre pavillons et petite eseurie de Versailles, en 1680 et 1681..... 234li 8° L*
À la veuve et héritiers du s' Poquezin, payement de glaces au tein fournies pour le chasteau de Versailles en OO TN Tee de Poe Rens 3154
28 mars : au s° pes Vaucoms, parfait payement de 1161108 11° 94, pour les tuiaux de fer de fonte qu'il a livrez, tant pour la conduite des eaux de la machine, celles de la décharge du canal, qu’à la troisième conduite
du Chenay, en 1682......... PLAN 0910# 11° 9° Au s' Limer, payement de chevilles de batteau et clouds de charettes qu’il a livrez...... TOME 108924 17° 6°
A Le Cour, terrassier, pour le payement de sables qu'il a transportez pour dresser le Manège derrière la pelite escurie....................... 5384 9° 6°
À Marie, serrurier, parfait payement de 87129 1° Bé, pour ouvrages faits à Versailles, depuis et compris 1674 jusques à 1682.......,............ . 2529 1° 5°
À Au Larce et La Pensée, parfait payement de 6806 15° 2%, pour socles et dez de pierre de liais pour mettre sous les vazes de chaudronnerie du Parterre d’eau et autres réparations suivant trois mémoires. 56064 15° 9°
À Var et consors, parfait payement de 117631 9° 8°, pour ouvrages de maçonnerie faits au chasteau de Fon-
tainebleau en 1682.................. 65634 9° 8° À Hansanr, payement d'ouvrages de maçonnerie fails à la Coudre dud. Fontainebleau. ......... 25408 2° 5°
A Saurer et Morrirzow, charpentiers, parfail payement de 5699 12° 8*, pour ouvrages faits au mésme 2649 19° 8° À la veuve Grocner, couvreur, parfait payement de
DÉS TI MS PA S TS TUE YEN
18174 13°, pour ouvrages de couverture, idem 5174 13° À Saurer, menuisier, parfait payement de 78281 15° 10°, pour ouvrages idem.......... 45284 15° 6%
A la veuve Rossiexoz, sérrurier, parfait payement de h437 10° 5°, pour ouvrages de serrurerie faits en 1681
ét GB. PERDUE SR € Pen 13377 10° 5° A Baoir, serrurier, pour ouvrages faits en divers en- ROME su DU LRNSN EN aie LL AMAR RDA 2894 8° 9°
À Tisseran , vitrier, parfait payement de 11298 10° a pour ouvrages de vitrerie au chasteau de Fontainebleau. MEME PR Un à Re à PDP 8294 10° 1°
À Dusois, peintre, parfait payement de 11994, pour peintures et dorures idem............ 899 12° 10°
À le veuve Girarn, plombier, parfait payement de 1318 o° 9%, pour ouvrages idem......... 6484 o° 9°
À elle, pour journées d'ouvriers et menues dépenses faites en 1681 et 1682, idem............. 2061 9°
À Géram, sculpteur, parfait payement de 250f, pour ouvrages faits en 1680 aux cinq figures de marbre du jardin de l’estang aud. chasteau.............. 100f
À Ducuewin , paveur, parfait payement de 1 139 2° 2°, pour ouvrages faits idem ............... 3894 2° 2°
A Ticer, charon, pour ouvrages par luy faits. 3868 7°
À Hanvy, taillandier, pour ouvrages faits pour les jar- ARS es oran rte Lee tone ne ee Re ete ahat 19° 6°
A La Tour, concierge du chasteau, pour planchers frottez et mis en couleur............... 3844 7° 5°
h avril: à Roserr Taizcanv et consors, parfait payement de 16594 12°, pour le petit plant de chesne qu’ils ont fait arracher dans la forest et transporter dans l’enceinte des palis de la forest de Fontainebleau. 859 12°
À Rogerr Havreczai et consors, parfait payement de 12899 12°, pour les labours et plants de l'enceinte desd. palig fl rss es evle on0 RE TOR . 1497 19°
A ne Corre, entrepreneur, pour ouvrages et réparalions de maçonnerie! à l’hostel de Vermandois, à Versailles, en 1682...... D Dei . Boot 9° 1°
À Goni6xon, serrurier, parfait payement de 10735 15°, pour le gros fer qu'il a fourni au Grand Commun de Versailles en 1682....... ii eee qe .. 2435 15°
A nu Cons, menuisier, payement des ouvrages qu'il a fait au chasteau les quatre derniers mois de 1008 . Ba87it a° 8°
11 avril: à Prou, menuisier, pour des rouleaux qu'il a foumi à la Savonnerie, pour rouler les tapis façon de Turquie qui s’y font. ............. rares 18h
À Mazèrs, parfait payement de 155374 3° 84, pour ouvrayes et réparations de maçonnerie qu’il fait au grand OMR ere urene Ne Pi ML La
À Mare, serrurier, parfait payement de 16361 15°, pour ouvrages de serrurerie el gros fer qu’il a fourni au chasteu et Grand Commun en 1682......... 4631
RÉ dé 412 ne nd 2 2 à 0, |
À la veuve Ricaar», serrurier, parfait payement de 3601 7°, pour ouvrages de serrurerie fournis en divers endroits du chasteau.............. Li
À Bourçauzr, peintre, parfait payement de 10857 4° L%, pour toutes les grosses peintures qu’il a faites dans le chasteau de Versailles et ses dépendances en 1682. Se Se tite tops SNS RU 300 4
18 avril : aux nommez Bury frères, peintres, parfait payement de G2ot, pour ouvrage de peinture en pourceline sur les vazes des cascades de Trianon en 1082 REA ME AE SR RSR Sao
Au s° Epeuincx, parfait payement de 1066#, pour une planche qu'il a gravée du Déluge............. 6664
À CuamLLox, graveur, pour une planche qu’il a gravée à l’eau-forte, représentant la Fontaine d’Apolon qui est à la teste du canal. ..... A RE ee ANOIO ON:
Au s° Aupran, graveur, parfait payement de 4450, pour lPouvrage qu’il a gravé représentant la Coupole de la chapelle de Sceaux... ......... ses dr LOU
À Yvox, couvreur, parfait payement de 255654 8° 34, pour les ouvrages de couvertures qu’il a failes au chaseau de Versailles et lieux en dépendans, en 16892..... 70651 8° 3%
A Mazière, entrepreneur, parfait payement de 42564 84, pour les menues réparations de maçonnerie faites en di-
CR
vers endroits du chasteau et dépendances, en 1682.... MA A ie PUR FRA Le Le 26564 0° 84
19 avril : à Mazver, charpentier, parfait payement de 2476808 16° 8°, pour tous les ouvrages de charpenterie qu’il a faits à la grande aile du chasteau et autres endroits de Versailles en 1681 et 1682... 154S8oû 16° ga
1h avril : à Brior, miroitier, payement des journées de ses garçons et celles de ses crocheteurs qui ont porté des glaces au chasteau de Versailles en 1682. 7744 10°
29 avril : à Dorcor, serrurier, parfait payement de 11774 9° 6°, pour ouvrages de serrurerie faits en divers «. 5774 9° 6°
À Mazeune et Jouvener, sculpteurs, payement des
endroits du chasteau........... he
ouvrages fails pour le rétablissement des ornemens de sculpture des combles et lucarnes du chasleau en 168°.. 65oft 10°
29 avril: à Grawter, sculpteur, pour quatre vazes de pierre qu’il a faits sur les balustrades du chasteau. 3001!
À la veuve Barse et LecranD, sculpteurs, pour ouvrages faits à la grande aile. ...,...... NonTARE 332
30 avril : à Mazeuie et Jouvexsr, sculpteurs, parfait payement de 3288 16°, pour leurs ouvrages aux deux Oratoires de la Reyne. ..... DATA . 1988H 16°
1°*° may : à la veuve Le Marre, fondeur, parfait paye-
ment de 45134 10°, pour ouvrages de cuivre. 25134 10° P 6
À Masouer, plombier, pour plomberie et soudure fournis pour la pompe du s’ abbé pe Guienne. 1544 19° À Lenoncre, sculpteur, parfait payement de 900, pour ouvrages faits au-dessus des deux portes du passage de l'appartement du Rosa a oi 0e tai À Anpré, sculpteur, parfait payement de 1200, pour deux trophées doubles de pierre posez sur la grande aile. DR arte A ER Te ALAN A a .. 3oot À Bniouer, sculpteur, sur la menuiserie de l'appartemebt: de M. le Duc. sdb 4. 1148 24" 6t À Jouvexer, sculpleur, parfait payement de 37124, pour ouvrages aux deux fontaines de l’avant-cour. 281 ott À Lecerer, sculpteur, parfait payement de 4oo#, pour une figure de pierre commencée par feu Lecowrs, représentant Mendes dE ai EL Qi Go À Bumerre, sculpteur, pour une autre figure de pierre représentant la Démocratie et deux masques... .. 46ot À Lucas, serrurier, parfait payement de 18434 1 1° Gt, 1093 11° 6% À VasLeran, serrurier, parfait payement de 34894 8°,
pour ouvrages faits au grand Cheni.....
pour ouvrages de serrurerie en divers endroits ‘17374 8°
À Masseun, chaudronnier, parfait payement de 2450, pour vazes et cuvettes de cuivre rouge faits pour les cascades de Trianon mette RTE RIM 0B ot
À Dezeusress, serrurier, parfait payement de 4o74h 18° 6°, pour les ouvrages de serrurerie faits en divers 874 18° 64
À Grosseva, menuisier, pour ouvrages faits au chas-
endroits du chasteau........... Roots teau de Versailles et bastimens y adossez..., 145ott 10° À Guisserr, terrassier, parfait payement de 2481 ot 11° 8°, pour fouilles et transport de terre à la chaussée d’Orsigni et autres endroits. .......... 2310 11° 8 À Grrarpon, sculpteur, parfait payement de 9660, pour ouvrages fails tant au chasteau qu'à la grande aile depuis 1678 jusqu’en fin de 1682........,.. 30608 À Rosizar, doreur, parfait payement de 15974 6°, pour la dorure au feu des vazes des cascades de Tria- HO NAN nn dE SMS ES MURS SNS GAUDT C 797" 6° À Runereau, doreur, parfait payement de 964 19° 4°, pour pareils ouvrages, à gi le pied carré. 3644 19° 4‘ 9 may: à Dior, jardinier, parfait payement de 4074 10°, pour buis qu’il a fourni pour le petit pare. .. 2074 10° À Dupuys et La Baronnière le fils, doreurs, parfait payement de 2037 18°, pour ouvrages faits en divers endroits du chasteau........ me WF G at 14378 18° À Le Pacs et La Porte, doreurs, parfait payement de
25154 14° 51, pour ouvrages faits à la grande aïle et ail- 18154 14° 5% À Brior, miroitier, pour les ouvrages qu'il a faits à Versailles . . 374 15° À Gopienon, serrurier, parfait payement de 4765k
leurs eue
11° 34, pour ouvrages faits en divers endroits du chas- 38654 11° 31 À Missox et Dereus, marbriers, parfait payement de hogh1 13°, pour ouvrages de marbre par eux faits à la grande gallerie ...112084 9° 2° 16 may : à Pariser, menuisier, parfait payement de 135584 18° 7°, pour ouvrages faits, tant à Versailles qu'aux Graissetz, en 1681, 1682 et 1683. 1584 18° 7° A Lecros et Massou, sculpteurs, parfait payement de 6600, pour les quatre guéridons de l'Arc de triomphe et les quatre torchères de la Salle du bal...... 18oott A Le Sourv, parfait payement de 11 65, pour ouvrages de maçonnerie au chasteau de Compiègne. 365f À pe Marié, charpentier, parfait payement de 418%, pour ouvrages idem À Camay et Cnamgois, couvreurs, parfait payement de 5684, pour ouvrages idem.................. 1681 Aux nommez La Ponre, menuisiers, parfait payement de 1186%, pour ouvrages idem. ...,.......... 5864 Aux Le Cuerc et consors, parfait payement de626# 10°, pour ouvrages idem 270 10° A Bourçgois et consors, parfait payement de 5hot, pour ouvrages de vitrerie.................... PEL À Desrarnins, parfait payement de 224, pour impressions de peinture. .................... 104 Au nommé L’Assé, A ci de 286#, pour
she 0 001 A Le BLonp, vuidangeur, parfait payement de 454,
ses ouvrages de pavé.............4...
pour ses ouvrages 58 14e 14 cu 6 A
Au s' Eswery, concierge, pour menues dépenses qu'il Su aUe HE .. 66 10°
Aus’ pe Mor, notaire, pour expéditions par luy faites
a faites
pour divers marchés re ON 18 may: à Coizevox, sculpteur, pour avoir restauré la corniche du salon et les trophées de la grande gal-
Au s° Norrer, pour oo livres pesant d’esponges et sept sacs de toile qu'il a livrez en 1682 pour un batardeau de l’estang de Trappes
Au s° Cozson, pour avoir dressé les squelets de divers animaux disséquez en l’Académie des sciences et les avoir mis au naturel, jusqu’à ce jour. ...
À Mazer, charpentier, pour les ouvrages qu'il a faits
pour les couvertures des orangers el jassemins en pleine h5oo
À Cousrax, menuisier, pour ouvrages fails dans l’appartement de M. pe Verwaxpois à Versailles. 3294 7° 6°
terre de Trianon A AN CAD PE
21 may : à Goxrisr, peintre, pour ouvrages faits en 1680 au platfonds de l’alcôve de la chambre des bains... .::.. 1900
A Casse, menuisier, parfait payement de 52374 10°,
. h437 10° A Bouver, serrurier, pour fourniture de clouds et au- .. 1237 0° 9° À Mans, serrurier, parfait payement de 23144 4°, 18148 4°
25 may : à Jason, vitrier, parfait payement de 86411
pour ouvrages faits à Versailles en 1682...
tres pendant le quartier de janvier . ..
pour ouvrages faits à Versailles. .........
11°, pour ouvrages de vitrerie faits en divers endroits de Versailles pendant les six derniers mois 1682. A7hal 11° À River, menuisier, parfait payement de 2814 6° 6°, 21144 6° 6° Au s° Esmery, payement des ponts et fossez qu’il a fait faire dans la forest de Compiègne FRANS PL
pour ouvrages faits en divers endroits. ...
30 may : à Férer, parfait payement de maçonnerie, charpenterie et autres ouvrages faits à la pépinière du Roule, montant à 687 12° 4°.. 2874 19° l°
À Avr, paveur, parfait payement de 10474 1° 1°, pour ouvrages de pavé faits en divers endroits des me 3h47 1° À la veuve Gascoix, payement d'ouvrages de fer a 1204 3° 64
À Azuisse, paveur, pour pavé qu'il a fait... 1197
sons Royalles. ones
à l'Observatoire..........
À Cuannuez, couvreur, pour ouvrages faits au vieux 5134 9° 0°
à la veuve Le Jeune, vuidangeur, payement
Louvreret ailleurs... her...
30 May:
de dégorgement de fosses d’aysances au Palais-Royal. 69 A Pierre Ménann, payement d'ouvrages qu'il a faits. RUE de io cache au nt OUR
A Joss Viror et La Basrine, charpentiers, parfait
, pour ouvrages faits au Louvre 730h 13° A La Cosre, parfait payemient de 1200, pour une augmentation de fouille à une tranchée pour la troisième conduitte du Chenay 2 6oott À Gimier et Bouper, pour quarante contrecœurs de 839! 2° À L’Esrinouze, vitrier, parfait payement de 10845 5° 64, pour ouvrages faits en divers endroits du chasteau ho454 5° 6°
À Boursauzr et consors, terrassiers, parfait payement
payement de 103oft 13
et autres Maisons Royalles...............
fer de fonte pour Versailles. .............
desVersalies se eu
de 16300 3° 4°, pour ouvrages de terrasses faits au chemin de Saint-Germain à Versailles... ..., 2600 3° 4 2 juin : à Azexis Fornis, serrurier, parfait payement de 7659ïf 2°, pour la grille et porte de fer de la principale entrée du Potager .....,........, .. 2899 9° À Bourré, payement d'ouvrages de serrurerie faits en divers endroits des Maisons Royalles en 1681 et 1682. SP R ERS SA ET SN PR UT LS à 6534 15° 61 5 juin : à Cnarrugz, couvreur, pour ouvrages de cou- VOTES Le Ie ES RENE 1719# 11° 4° À Do Var, couvreur, pour ses ouvrages faits aux Gobelins et à Vincennes en 1680 et 16892.. 15584 15° 54 6 juin : à Yvon, couvreur, payement d'ouvrages par luy faits en 1681 et 1682 en divers endroits des Maisons
Royalles PR a A Rare 2758 10° À Marcnaxn, paveur, pour ouvrages par luy faits à l'Observatoire en 1681..........,... 2434 15° 10° À Vaurmin, serrurier, pour ouvrages faits à l’'Observatoire en 16000 te Prune sn 310t 19° 6° 8 juin : à Prou, menuisier, et Carrieri, sculpteur,
payement de vingt consolles qu’ils ont faites dans un des cabinets de Monseigneur à Versailles. ...,..... 398 À Desauzisrs, peintre, parfait payement de 17306, pour ouvrages par luy faits à la grande aile au chasteau et autres lieux en 1682.,......... ose AOÛ À la veuve Azzaix et Lucas, plombiers, parfait payement de 329434 15° 7°, pour ouvrages par eux fournis CROP A in SRE Nes .. 55434 15° 7° À Lucner, serrurier, pour suplément et augmentation des ouvrages de serrurerie faits en 1682....... 4oot À Barczr, peintre, parfait payement de 1039 19° pour ouvrages de peinture en bronze qu'il a faits sur les figures et ornemens des fontaines de Versailles en 1682. DE SUR EE NN td UE Te LU A 739h 19° A Prou et aux héritiers Buirerre, menuisiers, parfait payement de 1478at 12° 9°, pour ouvrages faits à lObservatoire depuis 1671 jusqu’en 1682... 1089 19° a À Moxei, charon, parfait payement de 26864 6, pour ouvrages faits aux binards de S. M. pendant 1678, 10706680: LL Re .... 586# 6° À Manseuin et consors, parfait payement de 2300#, pour voiture de sept gros blocs de marbre du magasin de lattelier du s° Girarpon, sculpteur, au Louvre... 8oott Au s° Esmery, payement des dépenses qu’il a faites en 16832, tant pour l'entretien du chasteau de Compiègne que pour faire emplir les glacières. . ....... 834 15° 15 juin : à Furer, serrurier, parfait payement de 931% 12°, pour ouvrages faits à l'Observatoire et à plusieurs inslrumens de mathématiques . ........, 4318
28 juin : à François Forprix, serrurier, pour ouvrages de serrurerie faits aux petites escuries et autres endroits du chasteaai eh 40892700 hpimmanmut Le 534 19°
Au s' abbé pe La Vau, pour plusieurs tablettes vernies qu'il a fait faire en 1681, dans une des chambres de la Bibliothèque du Royer ee nt koott
28 juin : au s° Girarnow, sculpteur, pour le rétablissement du grand bas-relief de métail sous la nape d’eau de la fontaine de la Piramide, au chasteau de Versailles. . SR PAR ES PNA AUS PER DICEU AE ANA APR Pi
1° juillet : à pe Verre, serrurier, parfait payement de 2800, pour la rampe de la Surintendance..... Goott
À Dasré, peintre romain, payement d'ouvrages faits au chasteau jusqu’au 15 maïs dernier... ... 2204 10°
Au s° Boizeau, payement de quatre vingt-seize contrecœurs de fer fournis au chasteau, à 1° la livre. 30868 3°
A La Cosrg, pour voilures, posage et relevage de 86 thoises de tuiaux de fer de fonte à la machine de
ME l'abbé De Gone ia hair dura 344 2 juillet : à Tesrein, peintre, payement de la copie du Saint Michel de RapnaëL.. ............... 900 À Le Nerre, fondeur, parfait payement de 7200, pour six vases de bronze pour le Roy:........ 1800 Aus° Le Penir, libraire, pour des livres qu’il a fourni à MM. de l’Académie françoise.............. 1049
3 juillet : à Le Move, peintre, pour ouvrages faits à un grand dessin qui doit servir à broder le tapy de pied A di PME 0 RIMANNNE EN RENNES CUE (CE 1100
À Ançurer, peintre, pour ouvrages par luy faits à plusieurs desseins de temple................... goott
À Couzevox et Prou, sculpteurs, parfait payement de 10330h, pour ouvrages de stuc et de métail faits pour le grand salon au bout de la grande pallerie . . .... 35304
À Fowrere, sculpteur, parfait payement de 1800, pour quatre mortiers de plomb et estain posez dans la SALE Qu Bali Sn me PMU En ra ets booît
Au s° pe Suzemonr, maistre de forges, parfait payement de 191954, pour conduites de fer de fonte d’un pied de diametre, posez tant pour les cascades de Trianon que pour le petit pare. .....:........... 2195
Au s° Le Bnsron, maistre de forges, parfait payement de 7067 10°, pour 128 thoises 3 pieds de tuiaux d’un pied qu'il a livrez pour diverses conduiltes du petit 11 ÉPRRSR PA PE RE PPAEOLE ONE IR PEER RSS ARS 5067 10°
11 juillet : à Cuccr, fondeur, parfait payement de 8598, pour les ouvrages de cuivre de fonte dorez des appartemens du Roy et de la Reyne et autres endroits de MOPRMOe QI OS er Pen tRI AN k958i
À La Fonraine, entrepreneur, pour ouvrages de ma-
connerie faits dans les bois de Port-Royal et de Trapes en AOBAyUe.23 m3 6 RS ME US dE 31414 9° 2°
17 juillet : à Barrisre Tusx, sculpteur, parfait payement de 2847, pour le groupe de la Paix, de pierre de Saint-Leu, à l'entrée de la cour du chasteau de Ver-
à Josepu Viro et La Basricze, pour avoir
RAA LU LD 00 DTA US CD eh coute À AE 22 juillet :
fait voiturer à Versailles la figure de marbre du Roy faite par le’s" Dessarpins ............... «... 790 23 juillet : à Marreu et Pixarp, parfait payement de hhog 16° 6°, pour ouvrages de maçonnerie faits aux Maisons Royalles, à l’hostel de la Valière et petite escurie de Paris, en 1679 et 1681........ hogt 16° 6° À Loisrrox, lerrassier, parfait payement de 35826ft 17° 1°, pour fouilles et transports de terre faits à l’estang du Pré-Clos en 1681, 1682 et1683..
À la veuve Le Maire, fondeur, payement d’un robinet
ho26 17° 1
de cuivre, deux soupapes et autres ouvrages de cuivre qu’elle a fourni pour la conduitte et nouveau regard du Chenan shine cent des hat de 39294 18°
Aux s° Mazeuine, Jouvener et Le Honçre, sculpteurs, parfait payement de 24449 17°, pour ouvrages de sculpture en bois et en stuc par eux faits au Cabinet des cu- 129408 17° À Marne et consors, jardiniers, parfait payement de
riositez du chasteau de Versailles en 1682.
k77% 10° 6°, pour recouppes qu’ils ont répandues et battues dans le jardin de Trianon. ...... 2774 10° 6°
À Nicozas Le Jonezeur, parfait payement de 26289tt 180: pour ouvrages de maçonnerie par luy faits aux aqueducs des Graissets en 1682 et 1683. 113891 13° 8°
30 juillet : à Forprin et Bourrer, serruriers, parfait payement de 339651! 18°, pour ouvrages de serrurerie . 85651 18°
À Mazeuwe et Houzeau, sculpteurs, pour deux bancs
faits à la grande aile en 1682 .........
de marbre pour l'Arc de triomphe.......:... 156oît
À Jouvexer, sculpteur, parfait payement de 3218 16° 61, pour sculplure en bois aux cabinets entresollés de 1 11 8H 16° 64 À luy et Mazeuwe, parfait payement de 3200, pour
Monseigneur et de Madame la Dauphine. .
ouvrages de sculplure de plomb et estain aux quaire petites torchères de la Salle du bal......... oo
A Fowreze, sculpteur, parfait payement de 848h 8;, pour ouvrages et rétablissemens de sculpture faits en divers endroits du chasteau et petit parc en 1682 et 1685. CDR PRE PE PP AR PURE er DEL L48+ 8°
1% aoust : à Baprisre Tuey, sculpteur, parfait payement de 1824, posés à l’escallier de la Reyne en 1681........ 1324
À Carriem, sculpteur, parfait payement de 763 16°,
pour vazes, pilastres de bronze dorés au feu,
pour sculpture en bois qu'il a fait au radoub des cha- Jouppes et gondolles du canal de Versailles. .. 463 16° 5 aoust : à Barzy, peintre, parfait payement de 20654 16°, pour les ouvrages de peinture en bronze et dorure par luy faits dans le petit parc... .... 9658 16° À Dominique Varisse, pour les cheminées qu’il a ramonnées au chasteau de Versailles pendant le quartier NM Lo eh enurss SR ANS h48h 19° À pu Vas, serrurier, pour les fe s qu'il a fournis pour les regards des eaux de Trianon en 1679 et 1680. 2631 À Canu, pour cuir qu’il a fourni pour faire un bateau pour aller entre deux eaux... .......,....... aa À Srme Bray, espinglier, pour fil FE laton et fil de fer qu'il a livré en divers endroits de Versailles. 3348 5° 10° À Ricuox, parfait payement de 1860, pour voiture de Paris à Versailles de dix-sept figures de marbre posées au Parterre d’eau et à la Renommée. ..,,..... GGotl À Muissox et Dersas, marbriers, pour les ouvrages qu’ils ont faits au chasteau de Versailles en 1683... ... PT TT MA sb, sentait Lo. # Aux Muicrer, par fait ne Lun de 38314 8°, pour recouppes voiturées à Trianon......... . 23811 0° 8° 10 aoust : à Ricmox, voiturier, parfait payement de 45got, pour quatre cent huit voitures qu'il a fait pour le Roy.de. 1679.à.1089 4 pebl da mie 1390 11 aoust : à La Fonrayne et Sauron, pour ouvrages de maçonnerie faits à la porte du parc, à la maison du suisse, et aux petites escuries au vieil hostel de GhevneusesàMeredilen issus ct ef dhelohi en 90364 9° 10° 15 aoust : à Louis Houpouin et consors, jardiniers, parfait payement de 3236 7° h?, pour deffrichemens de bois faits aux allées de la grande avenue. . 2436 7° ht À la veuve Pasquier, marbrier, parfait payement de 2388961 6° 1 et ailleurs depuis 1670 jusqu’en 1682...
A Mazière, pour ouvrages de maçonnerie faits aux 78754 12° 5°
‘, pour ouvrages par elle faits à Versailles 92954 16° 4°
nouvelles cascades de Trianon ......
Au s' Guywowr, parfait payement de 6038 19°, pour glaces fournies au cabinet de Monseigneur à Versailles. . Dr dieu oem een ss de otes a IDD AO CEUE À Viray, parfait payement de k72964 5°, pour les fournitures de plomberie pendant les six premiers mois
MOSS TES LEO A ADSL LR AE ASS PRE 60964 5° À Carriert, pour cinquante bordures pour les tableaux du:Gabinét-dé Roy:i5 le jantes" bo 2 4869
24 octobre : à DescuapeLues, terrassier, parfait payement de 133054 10°, pour sables Lransportez aux allées d’Apollon et des tilleux. ............:.. 10051 10°
À Vanier, terrassier, parfait payement de 51 ol, pour
CPP ENT NP ET EE RER PT PR PT ET
tranchées faites pour relever et reposer les conduites des moulins et des-pompes..,,.44..,.,4,.1 Li 0aton
À Beauonr et Barnier, terrassiers, parfait payement de 8594 18°, pour fouiller, relever et transporter les conduittes de Satory, et les reposer et recombler. 159 18°
À Durann et Larorce, terrassiers, parfait payement de 1024, pour ouvrages de conroy faits au rétablissement des réservoirs de derrière la Grotte. ...... kg4h
Aux Lewaicres frères, terrassiers, parfait payement de 54174 18° 4°, pour fouilles et transports de terre pour former la chaussée pavée au retour et dans la grande advenue à coslé de l’estang de Porchefontaine, et les recoupes qu’ils ont voiturées et battues à l'allée autour de la pièce de Neptune; 24, high 13° 4°
À eux, parfait payement de 6105, pour sables par eux transportez pour rehausser l'allée de la Grotte et l'allée qui va depuis le Dragon jusqu’au bout du pare, à 5 pol Mar homes di UN re ts 805#
À Jaoues Le Roy, parfait payement de 369 9° 6°, pour les fouilles qu’il a faites pour relever et poser les conduites des eaux bonnes à boire... ..... 169 9° 6°
28 novembre : au s° Cassecrain, sculpteur, payement de ses journées et des ouvriers qui ont travaillé sous luy à mouler les lions de Médicis dans les creux du magazin
du palais Brion.......... SA ets 114 À luy, payement de la dépense par luy faite pour les couler en plastre. ...... RE CO AS 55 4°
Au s° Girarnon, sculpteur, parfait payement de 5ooof, pour deux vazes de marbre blanc, couverts et ornez de tritons et de nimphes, déduction du blot de marbre mon- RDS LOTO AT UT D Pia dau Lu 34894 9° 6°
À Hovasse, peintre, parfait payement de 3300, pour ouvrages de peinture faits au platfonds de la pièce qui précède le Cabinet des curiositez.......,...., 12008
5 décembre : à Raow et FonreLe, sculpteurs, parfait payement de 15961 16°, pour ouvrages de sculpture de stuc et plastre faits pour les restaurations de lappartementden ins. annees nuire, 11968 16°
À Misson et Dersais, marbriers, parfait payement de 1470%, pour réparations du pavé du grand sallon, grand escallier et appartement bas du chasteau.. 10704 19° 9‘
À Mazeuwss et Jouvener, sculpteurs, parfait payement de 1952, pour ouvrages de sculpture de bois faits dans le cabinet des glaces de Monseigneur... ....... 135ot
À eux, parfait payement de 17214 8°, pour ouvrages de stuc et bois dans l’appartement du Roy au petit chaseat vie M ele Le het a er EE au ... 791h 8°
À Mumwesuen, menuisier, payement des ouvrages de
menuiserie par luy faits à l'appartement des bains..... APE LES NP RSI Sr Pan e SNSRE hoaït 11° 9°
À La Fonramne et Saurox , entrepreneurs, parfait payement de 4750, pour ouvrages de maçonnerie à l’oranperle: de la:férié snif, bi ue PAU one, 137ai
12 décembre : à Mazeunes et Jouvewxr, sculpteurs, parfait payement de 2925#, pour ouvrages de sculpture faits aux changemens et augmentations du Cabinet des CRPISBRRERR LRU ART LE Ne ei Li 1929
À Jouvener, pour cinquante vazes de plastre de sept pieds de hauteur et deux pieds de grosseur, posez sur la balustrade autour de l’hostel de Vermandois. ... 1500
À Variexon, entrepreneur, parfait payement de 980ot 6° 1°, pour ouvrages de maçonnerie faits aux ponceaux des bois Bellanger et aux Récoletz de Versailles. . . .... fer DRE SR LA Se a is Qc ne 480 6° 1°
À River et Prou, menuisiers, payement des ouvrages de menuiserie qu’ils font, tant aux Récolets qu’à l’hostel de Mademoiselle, à Versailles. .......... 679 9° 64
19 décembre : aud. River, parfait payement de 900, pour ouvrages faits au Cabinet des curiositez.. .. 2001
À Nicozas La Viene, terrassier, parfait payement de 435, pour transport et régallement de terre au-dessus de l’aqueduc du moulin de retour dans le grand parc... RE RE NN ATe etes 1854 7° 64
Au s° Cerx, banquier, sçavoir : 64484 15° 44, pour son remboursement de 260 pièces de gros plomb de Hull, pesant 76694 livres qu’il a fait venir d'Angleterre et livrez dans les magasins du Roy, à 84H 1° le millier, ct 138# 19° 3°, pour ses soins et advances, à raison de dot pour center sut: Rés a 6577 14° 74
19 décembre : au s° Formonr, banquier, sçavoir : 455508 16° 2°, pour payement de 1750 pièces de plomb doux venus d'Angleterre, pesant 513205 livres, à 88H 19° le millier; 10454 1° pour cinq barriques de terre de Hollande livrez dans les magasins, et 931 pour ses advances et soins, à raison de deux pour cent......... A RUN Re en A AE PA DC ad 5 D
À Hierosue Lavreux, dit Tourouzaix, serrurier, payement des ouvrages de serrurerie qu’il a faits en divers endroits du petit parc de Versailles en 1683... 5864 2°
À Jean Coror, fondeur, pour dix soupapes de cuivre, de dix-huit pouces chacune, pesant 3094 livres, et six autres petites, de six pouces chacune, pesant 172 livres, ADO A INTEL a a SE Re 2939 8°
À Benruier, rocailleur, payement des ouvrages et réparations extraordinaires de rocailles par luy faits en plusieurs endroits du petit parc de Versailles et aux cascades de Trianon en 1683, outre ses entretenemens... Boott
26 décembre :
de Aoooë, pour deux grands vazes de marbre blanc
à Cornu, sculpteur, parfait payement
posez auprès de Latonne, non compris le marbre. 3000
À Bari, peintre, parfait payement de 3586K 4°, pour les ouvrages qu'il a faits tant au rétablissement des peintures des combles de Trianon, que pour celles des 17861 4° À Carez, menuisier, parfait payement de 734 6° 8,
caisses dud. jardin
pour ouvrages au cabinet de Monseigneur. 24 6° 8°
A Provu et River, menuisiers, sçavoir. : 679", parfait payement de 3279", pour ouvrages de menuiserie neuve et rétablissemens aux grands et petits appartemens du Roy, et 330# par gratificalion pour avoir travaillé les nuits... uvre itaaogt
À Dezeusrres, parfait payement de 515 17°, pour ouvrages de serrurerie par luy faits à la Surintendance de Versailles en octobre et novembre 1683..... 215 17°
À Au Lance et La Pensée, entrepreneurs, parfait payement de 68378 1° 3°, pour ouvrages de maçonnerie par eux faits, tant dans la grande et petite escurie et pour la construction des nouvelles escuries du Cheny, que pour le rétablissement du mur des réservoirs proche la Grotte de Versailles ...... 7028 1° 3°
1% janvier 1684 : à Jaques Maziène, entrepreneur, pour ouvrages de maçonnerie faits aux escuries de M”° la 14134 18°
À Grrarnin, dit Le Boureviexow, charpentier, parfait
Dauphine RU
payement de 24198 9° 8°, pour ouvrages de charpenterie faits aux réservoirs des eaux bonnes à boire, attenant les escuries de la Reyne, à Versailles
À luy, parfait payement de 12920 5°, pour travail fait aux escuries du pourtour du manège
A Viry, plombier, payement de plomb et soudure qu'il a fourni auxd. escuries.. . ...
À Maur, charpentier, pour les bois qu'il a fournis, tant pour les moulins de Satory que pour les vaisseaux
du canal 31768 5° 4
Somme de ce chapitre... 782203 6° 6°
Pour les gages des jardiniers, fontaimers, meuniers, rocailleurs, fondeurs, et autres dépenses ordinaires, la
somme de .. 60000
17 janvier-19 avril : à Benruécemt Daubreine, Jardinier flamand, pour ses appointemens des mois de novembre et décembre 1682, et janvier, febvrier, mars et
avril 1683 (3 p.)..
5 décembre : à luy, pour ses gages des mois d'octobre et novembre. ....... hs
19 avril : à luy, par gralification...........
19 avril 1683-92 janvier 1684 : à Lixe, marbrier, ayant l’entretenement de tous les ouvrages de marbre qui sont tant dans le chasteau que dans le petit parc de Versailles, pour ses gages des mois de novembre et décembre 1682 et de l’année 1683, à raison de 2300 par an (4 pi)siè .. 26834 6° 8°
19 avril 1683-92 janvier 1684 : à Denis le fils, ayant l’entretenement des fontaines de Trianon, de la fontaine de la décharge du canal et des réservoirs au-dessus de Trianon, pour ses gages à cause dud. entretenement
depuis le 1° aoust 1682, à raison de 1500 par an
(RD dbuane
20 juin 1683-9 janvier 1684 : à Denis le père, fon-
tainier, pour l'entretenement des fontaines en 1683 (AD) Li is gooof À luy, pour l'augmentation dud. entretenement, à raison de 3420 par an (4 p.) ... 84aof 17 oclobre 1683-09 janvier 1684 : à luy, pour l’extraordinaire que S. M. luy accorde par chacun an de kGott à cause dud. entretenement (2 p.)..
30 may 1683-92 janvier 1684 : à Louis Jorer, jardinier, ayant l’entretenement du jardin de Glatigny, à SHDON pat an, 6 Ne. CHERS 284 AHDON
20 juin 1683-9 janvier 1684 : à Henry Dupuis, jardinier, ayant l’entretenement des allées du petit parc. 120004 À luy, ayant celuy de l’Orangerie idem (4 p.). hooof À luy, ayant celuy du pourtour du canal idem. 24ooî
pour l'année ADO LA D.) ste nes.
20 juin 1683-9 janvier 1684 : à Berrnier, rocailleur, ayant l’entretenement des rocailles des fontaines du petit parc idem (4 p.)..
20 juin 1683 -9 janvier 1684 : à Le Marre, fondeur, ayant celuy des ouvrages de cuivre des conduites des fontaire en CHU) RER RS SE ARR Rs 1500
1° juillet 1683-09 janvier 1684 : à La Cosre, ayant l’entretenement de toutes les conduites de fer qui servent aux fontaines de Versailles, pour le dernier quartier 1682 et l’année 1683 (4 p.)........... sou 19700
8 aoust : à Pierre Cozuixor le jeune, pour avoir eu l'inspection sur les ouvriers du jardin de Trianon pendant trois mois escheus le dernier juillet... . 270
26 septembre : à François Anroine, meunier des deux moulins de Trianon, pour ses gages du premier quartier 1683, à raison de 1000 par an............ 950f
À Axrone AuGer, ayant l’entretenement du moulin de
renvoy de l’estang de Clagny, pour idem....... 200f
EIRE T PEN PET PTT
À la veuve Gauper, ayant celuy des deux moulins vieux de Clagny, pour idem. 400... ue, 3: abat
À la veuve Dupré, meunière du troisième moulin vieux de Clagny, pour idem...........,...., 195tt
À Juzrex Levé, pour celuy du moulin neuf de Clagny, pour: ses: pages idem.) à SU avoit
À Esrienne Pivin, ayant celuy du dune moulin DO MIO D. s'a cae De Rte Ent . 200%
Aux cinq meuniers de Satory, pour leurs gages pendant les trois premiers mois, sçavoir :
À la veuve Louis Deswrens, pour celuy du preraier MOUIN 2... 2. td oi dé AS et 100 OÙ À Louis VazLéE, pour celuy du deuxième. 200 À la veuve Jaques Héserr, pour le troi- SO Le Soe u 'a 0 ADO À Anrorxe Macxior, au lieu de Jaques Le Ccerc, pour celuy du quatrième..... 200 À la veuve Hixc, meunière du cin- AMOR Ne ee à D nd ce subie 100
17 octobre : aux cy-dessus nommez, pour leurs gages du quartier d'avril, à cause desd. entretenemens des ONINS EAU SU SLR RCA AR PAUVRE . 2270
2 janvier 1684 : à eux, pour leurs gages du quartier de: juif ir RU CEE 20 ten
9 janvier 1684 : à eux, pour leurs gages du quartier d'octobre, à cause de l’entretenement des moulins, y compris 4754 pour l’entretenement des graisses el. chevilles des quatre meuniers de Clagni et Trianon; 200 pour Levé et Pivin, et 5oott aux cinq meusniers des moutHs de Halonye 46e" LUS ..... 8hoott
25 octobre : au s° px LA Quinrinig, ayant la direction des jardins des Maisons Royalles, pour ses gages des six premiére mois 2089342. PIS RE Co
À Jaoues Vaurier, ayant l’entretenement du Potager de Versailles, pour idem. .......,...:.:... 1500
Au s° Bazrow, ayant la direction des plants d’arbres des advenues des Maisons Royalles, pour les six premiers mois de 1683...... ira Set LU OU ON
25 octobre : au s' Poriner, ayant le soin de visiter et tenir en bon estat les moulins de Versailles, pour les six protiens eo. Loi RL ci 600%
À D'AUVERGNE, commis pour peser le fer qui s’employe à Versailles, pour les six premiers mois... 54ot
À Jami, commis pour peser le plomb et le cuivre qui s’employe à Versailles, idem... ............., 5hott
À Des Lourr, commis aux démolitions des bastimens de Mepaaiiloss sr aus ie er Re re ne
31 octobre 1683 - -9 janvier 168% : à Barry. peintre,
ayant l’entrelenement des peintures des fontaines du petit parc, pour ses gages de l’année 1683 (a p.). 700 9 janvier 1684 : aux s® Dupuis, Denis père et fils, Berrmer, Le Mame, La Cosre, Lixe et Jorer, cy-dessus nommez, pour leurs gages du quartier d'octobre, à cause dud. entretenement suivant l’estat de ce jour... .... SU eh DA IE à AURA La sense... 119498 10°
Somme de ce chapitre... .. 644634 6° 84
Pour les appointemens des officiers et solde des matelots servans sur le canal de Versailles, la somme de 30000.
9 may 1683-2 janvier 1684 : aux officiers et mate-
lots du canal de Versailles, pour leurs gages de l’année 1683, sçavoir :
Au s° pe Gowsouin!, capilaine (4 p.)....... 1800 Au s° pe Gowsoun, lieutenant (4 p.)....... 1000 À Cumisrorure Leroux, maistre (4 p.)....... Shot À Mine Bevze, contre-maistre (4 p.)...... 7aot À Jaoues Le Coure, charpentier (4 p.)...... 84ott À Nicozas Mansié, idem (4 p.)............ 84ott À Jean Cownon, idem (4 p.)...... AR AETE 84ott À Jaoues Fosse, calfateur (4 p.)........... 84ot À Jaques Douvizce, idem (4 p.)............ 8h4otl À Jean Breuarr, matelot (0 VA RES DER 5loût A Micuez La Vienne, idem (4 p.)....... “os DDON - À Jean Quierne, idem (4 p.)............. . ohof À Prenre SALLÉ, idem (4 p.).............. 54ok
À Jean Merserow, dit La Viozerre, idem (4p.). 54oï À Guixzauws Le Doux, idem (4 p.)......... 54ot
À Nogz Corré, idem (4 p.)............. .. 5hott À Laurens Marccer, idem Chpor sait 5Ao À Cuamioné, matelot, à raison de 20° par jour (4 p) RE Pi PE bie eue de ENT NON À Nicozas GranvaL, matelot (4 p.)......., 54ot À Pierre Connier, malelot (4 p.).......... 54ot À Awromne Sozue, idem (4 p.)............. 54ot
26 septembre 1683 -9 janvier 1684 : aux quatre gondoliers vénitiens servant sur le canal, pour leurs gages da Fonné LOS Date due aan h800ot
21 décembre : à Jaques Cuviczier, Antoine Yvin et Curisrorne Desworre, matelots, sçavoir : 371 10° pour le port de leurs outils de Dunkerque à Versailles; 1344 pour achapt de divers outils; et 664 pour leurs journées depuis le 8 jusqu’au dernier décembre, à raison de 20° par jour à chacun. ........ RAR PR 237 10°
Somme de ce chapitre... ... 19897 10°
* Le registre porte GonsoziN; mais nous avons vu plus haut, par de nombreux exemples, qu’il faut lire Consonn.
323 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. 39h
ORANGERIE ET PÉPINIÈRE DU ROULLE
17 janvier: à Brosse, pour potz de terre qu'il a fournis aud, jardin.
17 janvier -4 juillet : Louis Germain, pour la nouriture de trois cent trente cignes qui sont sur la rivière de Seyne, pour le dernier quartier 1682 et quartiers de janvier et avril 1683 (3 p.)............. 1865 10°
9 may-19 septembre : à luy, pour les dépenses qu'il a fait aud. jardin depuis le 20 mars jusqu’au 4 septembre (8 puit ut. Ne eNrete ;
17 janvier : à divers particuliers pour leurs fumiers. .
31 janvier 1683-9 janvier 1684 : aux ouvriers qui ont travaillé à lad. pépinière pendant l’année 1683 (21
19 avril : à Jaques Porrrair, menuisier, pour treize
ruches de menuiserie en forme de piramide pour led.
26 septembre : à Cozas et AvarT, jardiniers, pour voiture de go thoises cubes de grand fumier pour le jar-
À Jean Le Roy et consors, pour voiture; dud. jardin du Roulle en divers endroits du parc et jardins des Maisons Royalles , de plusieurs arbrisseaux verds et oignons à fleurs , depuis le 10 avril jusqu’au 3 aoust ensuivant... 1247
10 octobre-5 décembre : à CaïcLou et consors, parfait
paiement de 207" 10° pour fouille et transport de terre
qu’ils ont fait dans le quarré de terre au dessus de la dernière terrasse du jardin delad. pépinière (2 p.) 207h 10°
À Germain, chaudronnier, pour deux paires d’arousoirs pour la Pépinière et en avoir racomodé de vieux...
31 septembre-12 décembre : au s° Bazzow, pour remboursement de ce qu'il a payé pour la voiture el nourriture des cignes qui sont sur les rivières d'Oyse et de Seyne, y compris la dépense de deux clostures d’échalatz fait dans lad. isle et à Ruel pour les enfermer pendant: l'hyvem(a ph sntnu ets .h nee 1101 5°
7 novembre: à L’Escarsecce, menuisier, pour trois cent cinquante caisses de 9 à 10 pouces en quarré
À Lenru, pour avoir fait voiturer par terre et par eau
trois cent treize arbrisseaux dud. jardin à Fontainebleau
21 novembre : à Crérien, pour fourniture et voiture de fumier....
12 décembre : à Jean Crérien et consors, pour fourniture de paille, cerceaux et perches pour faire des treillages et des paillassons pour couvrir des arbrisseaux, oignons et plantes de fleurs à la Pépinière, depuis le 1* novembre jusqu’au 4 décembre.. ...... 55#11°6°
Somme de ce chapitre 14144 1°
Pour les ouvrages à achever au chasteau et jardin de Cla-
gny, la somme de ... 4o00ooï
15 janvier-26 septembre : à Bourpox, sur le transport des terres dans le jardin en retour des offices du bastiment de Clagni (14 p.)....... CORP RNLES à di
9 avril-19 septembre : à luy, sur la maçonnerie des murs de terrasse de Clagny (20 p.)......... 11200
25 avril-7 novembre : à luy, sur ses maçonneries (ab pains k ee at ee (ds DO DDN
15 janvier-26 septembre : à Courax, menuisier, sur ses ouvrages (7 p.)...........
À Marcuan», serrurier, idem
22 janvier-19 septembre : à idem (7 p.)..
30 janvier-19 septembre : à Niver, menuisier, idem
7 febvrier-13 mars: à Genvais, serrurier, idem (3 p.) si haoftt 20 febvrier-15 aoust : à Rospier, sur ses transports de terre (3 p.)......
7 mars-922 may: à Davienon, menuisier, sur ses ouvuamee CR Diana sassoemie is) vin aeane ter ee 55: 3004
13 mars : à Raow, sculpteur, idem
13 mars-11 seplembre : à Derienier ', sculpteur, idem (hip ou raues :
à avril-8 aoust: à La Porre, charpentier, idem (3 p.)
9 may: à Luxe, marbrier, idem 29 may: à SAxsON, vitrier, idem. ....
8 aoust: à Le Lour, peintre, idem.
Somme de ce chapitre
GRANDE ESCURIE
19 janvier- 26 septembre : à Bounpon, sur ses réparations de maçonnerie (12 p.)......... …... 39008
*,17 janvier-25 avril: à Marcanp, paveur, sur ses ou-
vrages (5 p.)
1 On écrit aussi DERIGNER.
ANNÉE 1683. — CLAGNY ET GLATIGNY
17 janvier- 11 septembre: à Ranicrois, menuisier, dde: (SD. sus a dE VUE SHARE .. 295# 22 janvier-27 juin : à pu Var, couvreur, sur ses répargbions(6:p.)4 eh she hr “hs 2450 22 janvier-17 avril : à Le Loup, peintre, sur ses ouvrages de peinture (3 p.)......... “se Bof 22 janvier-27 juin : à Jomarr, sur ses journées à peaer'le plomb et:le fer:(fi pe} ou os, koott 22 janvier-8 aoust : à Le Core, greffier de l'Escriloire, sur ses vacations (4 p.)...... RENE ... Dhot 30 janvier-31 juillet: à Boureuienon, charpentier, sur ses ouvrages (9 p.)..... Sa Pb 25 SNS 1310 20 febvrier-17 avril : à Lecrain, vuidangeur, pour avoir degorgé les tuiaux des fosses d’aysances (2 p.)..
HE à sioa Rae he RE eat out ES DIE 28 febvrier-31 juillet : à Gervas, serrurier, sur ses Péparhhiona(S Dhs. Le LR Aa Han 910 7 mars-19 septembre : à CnarLor, plombier, sur ses éuyrones (op LENS odeeER Se Dati 2650ot 7, mars-24 juillet : à Baizur, greffier de l'Escritoire, sui pe Yates (A pi) cd ee k5ott
7 Mars-921 juillet : à Goparr, vitrier, sur ses réparaee CE a as ren 370 21 mars-11 septembre : à Cousran, menuisier, sur es ouvranes Op. de Ur ARE 1260 12 juin : à La Ponre, charpentier, sur ses ouvrages. . CS PR RO PT AE FR den ie adulte SOON 31 juillet : à Vanisse, pour avoir ramoné cent deux cheminées et fait neuf toises de languettes... 834 14° 11 septembre : à la veuve 5u Var, sur ses couver-
LUE Le RE RE Mir MR TI 2008
19 septembre : à Guénin, menuisier, sur ses ouvrages
ue HS red demie ddala sie ss db# ed TOO
CLAGNY ET GLATIGNY
Pour lentretenement des jardins de Clagny et Glatigny,
la somme de...... A RENE TS NN 16000!
L avril : à Buxez et consors, pour du grand fumier, perches, cerceaux et oziers fournis pour le jardin de Ghabigapess he rh Cu Lust 383 3°
30 septembre-17 octobre : à Ouvrier F LEURANT, jardinier, ayant l’entretenement du jardin et orangerie de Glagny, pour ses gages des quartiers de janvier et d’avril (AD PERS LIN vi aid à . 5100
Somme de ce chapitre... ..... 54834 3°
Pour les ouvrages et dépenses extraordinaires, la somme AS ARTE METRE PA AIR NS SAT E CR 200000 11 janvier-31 octobre : à Cucar, sur les moulures, tringles dorées et autres ferrures de bronze qu'il fait pour les appartemens du Roy et de Monseigneur (4 p.)
CRE DT PRIE NME LUE PEU CRE SUR 34oott 1° juillet: à luy, sur les deux grands cabinets qu’il foie pos lo Roy... Len, ue ie 6oott
11 janvier : à la veuve Le Mure, fondeur, sur les robinets de cuivre d’un pied et de huit pouces qu’elle fait faire pour les fontaines de Versailles. ........ 2000!
7 febvrier : à elle, pour un robinet de cuivre d’un pied avec sa rondelle pesant 2627 livres, à 18 sols...
NÉ TR ENE SRR AN le ARTESUE DR ai à GA FAC LEA 2364 6° 1° aoust : à elle, pour un robinet d’un pied qu’elle a
, CEE ONE ENS SUR 4e NASA PRET RR 2408 &° 14 mars-3 octobre: à Le Marre, sur les robinets dan:piod qu'd fi (bl ....,...,.: 1600 11 janvier-18 juillet : à Bouze, ébéniste, sur les ouvrages de marquetterie qu’il fait pour le cabinet de Monseigneur fao ph. iii uit 38000 11 janvier: à Bouner et Girier, pour cent vingt-un contre-cœurs de cheminées et vingt-cinq plaques pour mettre à costé, el pour la voiture de Saint-Cloud à Ver- BRL ARS D dE GA NS CP NL ET NET 2406 1° 17 janvier-14 febvrier : à Le Movxe, fondeur, parfait payement de deux robinets de cuivre de huit pouces Ce RE A ORALE AM KI LES 1765 16° 31 janvier : au s° Formonr, banquier, pour remboursement de sa lettre de change payable au s' Zurin- CRRME Se rl 710 0 où WC be a OMR RO BR EN LA 3000! L febvrier : au s° Guimonr, sur les glaces façon de Venize qu’il a fourni en 1682.............. 20000 14 mars-7 novembre : à luy, pour celles qu'il a fournies pour le cabinet de Monseigneur (4 p.). 8500! 10 febvrier : à Trévener, garde de la Prévosté, pour ses soins d’avoir fai façonner du pavé de grais aux carrières de Louveciennes et Marly depuis le mois de juil-
To R GS NT ESC here nitro 30ot À Gisserr, garçon charpentier, qui a esté blessé, par grafiffication . 4... VA ante Mn EN 3ot
14 febvrier-14 mars : à Goe, ébéniste, sur ses ouvrages de marquetterie pour les cabinets de Monseigneur , LAS, MERE Visé ind AE ... 28300
9 mars : à Ducarez et Laurior, serruriers, par gralification, en considéralion de la dilligence qu’ils ont apporté pour les ouvrages des offices adossés à la grande EN ÉPRE AORRUES A ARTS FAR PERS RENTE Loot
À MarcuanD, paveur, par gratiflication, en considéra-
lion des pavés qu'il a fait venir de Paris, pour les ouvrages pressez de Versailles................ 2000 21 mars : à La Cemzaïe, peintre perclus, gratifications: )20 SEA AT PAS ERA LE ONU LUS LE EE 30 À Frawax» , charpentier blessé , par gratiffication. 1 oo 28 mars : Perir, charpentier, pour un voiage qu'il à
fait en Champagne pour achepter des bois. . . ... hook h avril : à Necre, fondeur, sur les six vazes de bronze qu'a PUS RO RS MR Re he Ets Goott
11 avril-11 juillet : à la veuve Gascoin, ferblantier, sur les rozeaux de cuivre qu’elle fait pour le Marais
(HS DEN ER ARR Res nr um 110001 2 may : à la veuve Poussin, pour des soupapes et robinets de cuivre. ..... RE ARE LEUR PASS 654 6° A Du Vaz, qui a esté blessé au bras en travaillant à la Salle du bal, par gratiflication................ 30 16 may : à Maror, manœuvre blessé, par gratiffica- ONE A Le SR RES ne 20
13 juin : à Hgupow, jardinier, par gratiffication, pour seize orangers qu’il a élevez pour l’Orangerie de Ver- Sales nd ee ue TE ANT Le Re 200
20 juin: à Norrer, pour un robinet d'un pied pour la troisième conduitte du Chenay.......... 2114 9°
5 aoust : aux Lranps, preneurs de taupes, pour 3481 taupes qu’ils ont prises dans les jardins, parcs et advenues des Maisons Royalles pendant le quartier d'avril
dérnie il tbe SEL En “1601600 BUG 7 novembre : à eux, pour 3482 taupes prises pendant le quartier de juillet. ......,..... 4 #5 MOaSTD" 8 aoust : à Gervais, artifficier, sur l’artiflice qu'il a fourni au magasin du Roy........ RE Due 0 à 1100 A -Caresiesauires idem anni it ee Ne 1300 A Mok£e. autre, adlem. uni te ANUS ne 1600 À ACatminn. autre. dem. : «Riu, Lau 1600 A la veuve LErEBvRE, autre, idem.......... hooft
22 aoust-3 octobre : à La Cosre, sur le transport et pose des tuiaux de fer que l’on relève dans le petit parc QU plie Ra SULAIN CONS NOR EUNReE 3300
29 aoust-19 septembre : à Denis, sur la soudure qu’il a fournie pour souder les conduittes des pompes ? CO PA AT RS NS EP LL EE LU 14oot
! A la suite de l’article de Denis se-trouvent ces notes : «Il esté donné au s' Denis 3616 livres pesant de vieux plomb, provenant des démolitions, vallant, à raison de 175" le milier, la somme de 630! 16°, laquelle luy sera comptée lors du parfait payement, cy pour mémoire. — Le s° Ducamon a livré au s’ Denis, fontenier, sçavoir : huit milliers de vieil plomb à go, vallent 720; et 12789 livres de neuf, à 175", vallent 2238,
ey en tout 29581 qui luy seront diminués, cy... Mémoire.»
26 décembre: à luy, parfait payement de 500 par gratifficalion, déduction des 83h 16° qu'il a trop reçeu., sur ses ouvrages extraordinaires du petit parc.. 4168 L:*
24 octobre : à Bequer, jardinier, par gratiffication , em considération de ce qu'il s’est blessé en travaillant à ser rer les orangers.................%. DAMES io
24 octobre: à Bisesrre, manœuvre, blessé en travaillant à la machine de la rivière de Seyne, par gratiffica—
Don A0 ER Re E RUE APE SANS ON DA U 2 of 31 octobre : à Monzer, pour remboursement de menues dépenses.................. AU Dei EM
5 décembre : à luy, sçavoir : 204Ï 5° pour son rem boursement de sa dépense pour tracer le grand parc de Versailles, et 220tt de graliffication. ........ Lol 5°
a décembre : à Toussaint Guizzeuiner, pour 382 potis de terre de huit pouces de diamètre pour les jardins die Versailles, à 451 le cent... ..,,. st 40706"
26 décembre : à luy, pour 1627 pots..... ah4t 2°
5 décembre : à Fossier, pour treize pieds-douches die
A luy, pour remboursement de ce qu’il a payé aux voituriers qui ont mené les statues antiques à Versailles du 25 octobre au 26 novembre.............. 965
différens marbre qu’il a acheptez pour le Roy...
A luy, pour remboursement de ce qu'il a payé aux charpentiers et ouvriers qui ont travaillé aux chassis et autres ouvrages pour mener lesd. figures et les charger . RACE De D UNE A NE . 2hot 18°
A luy, pour remboursement de la dépense qu’il a faite pour faire mener lesd. figures à Versailles. .. .. . 1971
12 décembre : à luy, pour remboursement de la voiture d’unze thermes de marbre blanc de Vaux-le-Vicomte
A VEPSAIIIER se se makeahe ar Eee 4. VOU8U D: À luy, pour idem de quatre statues de marbre blanc de Timours a Versaiies seek 3164 14°
5 décembre : à Josepu, charpentier, payement du bois de charpente qu’il a fourni pour faire des chassis, poulains et chantiers pour lesd. figures......... 764 4°
A Féux Marrin et consors, pour les dédomager de trois miliers de bottes de rozeaux qu’ils avaient dans le grand parc el qui ont esté innondées par l'eau des rigolles.…............... Fees, PRE RE 8ott
1a décembre : à M”° la Présidente AMELoT, pour remboursement de M. AueLor, ambassadeur à Venise, de plusieurs échantillons de brocards qu’il a envoyez pour le 311) ANR DANSE TA SRE AUS Us h54h 13° 8°
19 décembre : à Jaoues Marcrow, porte-chaisne, qui a employé seize journées à la levée du plan du pourtour du parc de Versailles... .. RE a it 408
RON IEUN "FR
A Riouer, charon, pour crocs et masses qu’il a ammenchées pour serrer la glace à Versailles...., 20 4° 26 décembre : au s° ne Lanzecourr, remboursement de trois chevaux qu’il a acheptez pour les gardes establis à Saclay, Trappe et Vaucresson................ 4354 2 janvier 1684 : au procureur des Missionnaires des Invalides, sur la dépense des livres de plain-chant qu'il fait faire pour la chapelle de Versailles ........ 7oot Au s° Orgxor, ébéniste, sur les cabinelz de marquetterie qu’il fait pour les médailles...,......... hoot
Somme de ce chapitre... .. 123935 18°
MAÇONNERIE
11 janvier-11 avril : à Le Joncceur, sur ses aqueducs
pour conduire l’eau de la machine à la rivière de Seyne
(5 ps ARE SNS ee sois à e
7 mars-19 aoust : à Aurance et La Pensée, sur les
... bgoot
murs pour renfermer le manège de la grande escurie de Versatlles"(#6pe)s us Se à .. 13800 L avril-3 octobre : à eux, sur la balustrade de pierre qu’ils posent autour des réservoirs derrière la Grotte (Hp) LR RRE RE PEAR AU ME 12900 2 may-6 juin : à eux, sur les murs au derrière de la petateescurie (6 p:):..4:.4%5, He be as 0008 18 juillet-12 décembre : à eux, sur leurs ouvrages au Gheny Gabpihes sv en du au an à, hé 24 octobre-7 novembre : à La Pensée, sur les escu-
154ooîft
ries du Cheny et ailleurs (3 p.)............ 2550ot 6 juin : à La Fonrane, sur le petit pont qu'il fait près Porchefontaine.. ......,... A ALT . 11400 13 juin-22 aoust: à luy, sur le mur de chaussée de l'estang de Geoiy (at ph asie .... boot 1-22 aoust : à luy, sur les murs de la ferme (4 p.).. fonte es de DTOON 31 octobre 1683-32 janvier 1684 : à luy, sur ses aqueducs au delà de Trappes (5 p.)........
31 octobre-21 novembre : à luy, sur le parterre au
dessus de l’Orangerie pour le mur de terrasse à faire (5 D RSR as Mie aie Dh 20 bio ect a 4e: AUOT 5 décembre 1683-92 janvier 1684 : à luy, sur ses ouvrages pour la fondation des piedestaux du petit pare (LR D ER CAL RAR ET HE S Lee ‘1560 10 septembre-7 novembre : à luy! et Sauron, sur
! Note du registre : «21 novembre. — J a esté dellivré aud. La Fonraixe 102 thoises 7 pieds de maçonnerie des
leurs ouvrages à la chaussée de l’estang de Clagny CHR atau dés ane DER EE ....., ggoott 3 octobre : à eux, sur divers petits ponts. .... Aoott 17 octobre : à eux, sur leurs ouvrages des murs de la fermes su cos nt a TU du le) JE er 000 13 juin -14 novembre : à Mazière, sur ses ouvrages en divers endroils {22 pi aps à ... 12800 15 aoust-10 octobre : à luy, sur ses ouvrages à la MénASone CAD Ve dei Re AR Es 6700tt 17 octobre-7 novembre : à luy, sur les lieux communs qu'il fait proche le corps de garde françois (4 p.).... à 1e de A Ur NUL SR AS ON EE e oott 13-20 juin : à Variewon, sur ses ouvrages au petit DArG CAE) eid es d'à dx DRE ed dires ÉL00f A juillet-3 octobre : à luy, sur ses ouvrages aux escuries de la pompe (9 p.).......... à DER 680ott 26 septembre-31 octobre : à luy, sur ses ouvrages aux lieux communs proche le corps de garde suisse C6 Buse DEAR E TO A AT EE D .. 3300 14 novembre : à luy, sur ses ouvrages aux ponceaux des bois Bellanger el aux Récollets........... Boot 20 juin : à GABRIEL, sur divers endroits... ... 3oott k juillet-12 décembre : à Anrten Noz, sur ses ouvrages aux cheminées du chasteau pour les empescher de fumer (6: p.)..... RTE CE RSR CE “dt MD OO 29 juillet : à L'Érée, sur ses ouvrages à la pièce de Neptune... .... PMU PE SR EE EU 200 7 novembre : à pu Muy, sur la réparation des rigolles de l'esland de! Trappes. à. sn nu id ot 1e0û 28 novembre : à Parzrau, maçon, pour réparations qu’il a faites à l’aqueduc de Satory.. ....... 1598 14° 19 décembre : à Fnancœur et Desnocuers, appareilleurs, sur les auges qu’ils font aux petites escuries 100 ses au chas-
teau de Noisy. .... Ye etre bed) Mouad di de 1000
26 décembre : à Tnévenor, sur ses ouvra
Somme de ce chapitre. ..,.
CHARPENTERIE
11 janvier-7 mars : à Mazcer ?, charpentier, sur les
démolitions des murs de l’Orangerie et de l’escurie adossée à l’hostel de Chevreuse, dont le moïlon a esté évalué à 1078# qui luy seront déduit en paiement.»
? Note du registre : «12 novembre. — Il a esté dellivré à Macer 443 pièces 1/3 1/4 de vieux bois des démolitions de l'escurie proche l’Orangerie qui lui seront comptez à raison de 100 0/o de moins qu’on ne les luy paye, cy.... Mémoire.»
«Et de la démolition de la machine qui estoit dans le fonds de Buc 343 pièces, qui luy seront comptez à 130 0/0 de moins que le prix qu’on luy paye, cy............,.. Mémoire.»
ouvrages de charpenterie qu’il a fait à la grande aile
10 octobre : à luy, sur la charpenterie des escuries du Chenil.....
17 octobre-26 décembre : à luy, sur ses ouvrages du chasleau et lieux qui en dépendent (4 p.)..... 3300 28 febvrier : à Girarpin, dit Le Bourçeurenon !, sur sa
étskininuket 20000
PO RO ANRERE PEAR CU LES D D ON
charpenierie au petit bastiment pour le réservoir des aux bonnes à boire. di .us4uies. ati l AS) Mont 25 avril-2 may : à luy, sur ses ouvrages au Chenay fé Ds ie MR MRRLE, SE: eMneE 4 QE
2 may- 8 aoust : à luy, sur la charpenterie des escuries dans le manège de la grande escurie (14 p.).. 11500f 26 septembre : à Porace, sur ses ouvrages de charpenterie au rélablissement des pompes... ...... 150k
Somme de ce chapitre... ...... 36350
COUVERTURE
24 janvier-19 décembre : à Yvon ?, couvreur, sur ses ouvrages en divers endroits du chasteau (13 p.) 14200f 7-28 novembre : à RENARD, couvreur, sur ses ouvrages de lescurie du Chenil (5 p.)............... 16008
Somme de ce chapitre... ...... 15800
MENUISERIE
17 janvier-28 febvrier : à River, menuisier, sur la troisième chaire à prescher de la chapelle (4 p.) 1700f 11 avril-18 juillet: à luy, sur sa menuiserie en divers endroits (4: ps}... 21008 11 juillet : à luy, sur ses ouvrages à l’appartement de M°° ne MainTenon hoott 15 aoust-19 septembre : à luy, sur idem, au Cabinet des cutiositez (2 p.).:.:.:........:...,.2.. 700 11 juillet-15 aoust: à Prou, sur la menuiserie de l'appartement de Monseigneur (3 p.)......... 1200f 29 aousl : à luy, sur la menuiserie de l’escallier de Monseigneur... ..............+......e.. BOOÏ 19 septembre-24 octobre : à Pnou et River, sur leurs ouvrages neufs et rétablissemens dans les changemens du chasteau (4 p.):.......4:.......4... 2600!
1 Note du registre : «li a esté dellivré à Gimarnin, dit Le Boureurenon , pour 5aot de vieux bois provenant des démolitions des planchers des grands appartemens du chasteau qui luy seront comptez en faisant son parfait payement, cy.....
LR RS NRA MUR CHE 4565 CON
2 Note du registre : «ll a esté dellivré aud. Yvon 78 thoises 1/2 5 pouces de couverture de tuille de la démolition de l'escurie proche de l'Orangerie qui luy seront comptez lors du payement.»
17 janvier-13 juin : à Caouerann, sur ses ouvrages pour la Chancellerie de Versailles (6 p.)...... 3300 24 janvier-24 octobre : à nu Cons, menuisier, sur divers ouvrages de menuiserie qu'il fait au chasteau (ph eine cnrs RS ile 4 BOUT 13 juin-31 octobre : à luy, sur les escuries du manège et'aileurs (4 p.)...:.:.:.4.4.444 44 04e. 8800 20 juin : aux menuisiers du Cabinet des bijoux... . 18 juillet: à Tessier, sur l'appartement de M°* la
L juillet : à CLasses, sur ses ouvrages. ......
princesse »'Hancour....................... 5oott 31 octobre: à CareL, sur ses ouvrages, pour le cabinet de Monseigieur..:-::.:..21.....04.1. 2007 1° janvier 1684 : à luy, sur la menuiserie du chasteau de Noisy... .,.|. us. ihih. 0,2." enof
Somme de ce chapitre... .... 21178K 8°
SERRURERIE
24 janvier-29 aoust : à la veuve RicHarD, serrurier, sur ses ouvrages en divers endroits (4 p.)..... 24100f 28 febvrier-3 octobre : à Marie, serrurier, sur ses ouvrages en divers endroits (2 p.)........... 1300û 19 décembre : à luy, sur ses pilastres........ Aoo 14 mars : à DezeusrREs, sur ses ouvrages. ... 3oof 21 mars-13 juin : à Beunx*, sur le couronnement de la grille de fer de la cour du chasteau de Versailles CSD maps rétese erspe ee pirben op à ce etes) DO ON 13 juin : à luy, sur ses ouvrages, pour la machine du 8° Chevalier Montam. , 2 ot 0 5 4 cute 10001 28 mars-31 octobre : à VicourEux, sur ses ouvrages en divers endroits (5 p.)...........,...... 9100! 25 avril-15 aoust: à VALLERAN, sur ses ouvrages en divers endroits (4 p.)...:.......:...2.... 0008 6 juin : à luy, sur ses ouvrages à Trianon.... hooî 7 novembre : à luy, sur le gros fer qu’il fournit aux copies du Chedil.i in Le LRU LES EL" 200 19 décembre : à luy, sur ses ouvrages et pilastres de fer pour les treillages de l'allée de la Piramide, à Ver- Pin US Road es obus re cerer DOOU 23 may: à TAVERNIER, Sur ses Ouvrages... . . Loott 6 juin : à Lucas, sur ses ouvrages de la grande escu- Haas cree ein bebe à + mé ADO" 20 juin : à Dorcor, sur divers ouvrages... ... 200f 10 septembre : à Cuoquarr, sur ses ouvrages de di- Pots ÉRONBS 2 ea dehee heoeee decete PDO!
5 Ou BELAIN.
di hinit à
ET SP NN PS
31 octobre-19 décembre : à Gopiexox, sur ses ouvrages de pilastres (a p.)................. 1300t
Somme de ce chapitre. ...... . 15100
VITRERIE
2h janvier-10 octobre : à Janson!, vitrier, sur ses
ouvrages de divers endroits (7 p.)......... .. 5aoott 28 febvrier-10 octobre : à L’Espinouze, sur ses ou- VER RO M COR D URSS VAR EX 3200 Somme de ce chapitre... ........ 8400 PLOMBERIE,
11 janvier-19 décembre : à Virry?, plombier, sur les ouvrages qu’il fournit en divers endroits (4o p.)... ns arsesese 69200
11 avril-20 juin : à la veuve Azain et Lucas, sur leurs:onvenses (3 0. à 6ooott
L juillet-17 octobre : à Lucasf, sur ses ouvrages (18 sen REA 2 PDO EU 179008
21 novembre-12 décembre : à luy, sur les plombs des escuries du Chenil et chasteau de Noisy (2 ie
Shi ADS AE CR OP RE PACE CPE CR EE
19 décembre : à luy, sur les conduites et réservoir
des petites escuries: 43 4,443, .. 1000f Somme de ce chapitre... ...... 97600
! Note du registre : «22 febvrier. — Il a esté donné à JANSON 1097 livres de pesant de vieux plomb, vallant, à raison de go! le milier, la somme de 981 14°, qui lui sera comptée en faisant son parfait payement.»
? Note du registre :
donné à Virry 108188 livres de vieux plomb, à got le milier, vallant 97361 18°, et 26351 livres de retailles, à 1351, vallant 35574 6°; ce qui monte en total à 132944 4°, qui luy seront comptez au parfait payement, cy....... Mémoire.»
«12 octobre : Livré à Virry, par le s' Ducmox, 20150 livres de vieïl plomb, à go! le millier, vallant 18131 10°, et 12130 livres vieux nœuf, à 1751 : 21994 15°; total : 3936% 5°, qui luy seront déduit lors du parfait payement, cy..... Mémoire.»
* Notes du registre : «6 juillet-16 septembre : — 11 a esté donné à Lucas 62549 livres de vieux plomb, à go, vallant 5629! 8°, et 5198 livres de retailles, à 135, montant à 70144"; c’est pour le tout 6331# 9°, qui seront déduit, (A RE DE Dr D LUE AE A Or e Mémoire.»
«14 octobre : à Lucas, pour 24093 livres de vieil plomb, à got le millier, 2168#; et 1784 livres de nœuf, à 175, 312% 4°; total : 2480 4°, qui luy seront comptez lors du parfait payement op. :....4 lus cu ... Mémoire.
«16 novembre : à luy, 15584 livres de vieux plomb, à 88tt le mil: 1371 16° 8°, qui luy sera compté idem, ey. Mémoire.»
«3 juin-22 septembre, — 11 a esté
PEINTURE ET DORURE
11 janvier : à La Baronxière le père, doreur, sur ses ouvrages de divers endroits. .....,....... 1.3 0001! 11-18 juillet : à La Barowxière le fils, idem (2 p.).. Ris SANTE 44 HO di DRE ne à à Ve De dt T0 800ft 11 janvier-2h octobre : à Bourçauzr, peintre, sur les grosses peintures qu’il fait en divers endroits (9 p.). LAS NS EN NE MAN NBI Dee dl E bis 0 ti à 2 kioott 6-13 juin : à luy, sur ses peintures des roseaux du More pa in ar Ad ain 800t 17 janvier-14 mars : à pes Ozrers', sur la dorure des cabinetz de Monseigneur (5 p.)...... .... 55oot 11 juillet : à luy, sur sa dorure dans l'appartement de M°° pe Mamnrenon.. . ....... SON SEEN SEE 500! 18 juillet : à luy, sur sa dorure des combles... 6oott ah octobre-21 novembre : à luy, sur sa dorure dans
Fappartement du Roy (3 p.).,,,,.,,:,.,.:. 12001 28 mars : à Baizzy, sur le verny de bronze qu'il fait en divers endroits du petit parc.............. 300
12 avril : à Jouserr, peintre en mignature, pour son payement d’un tableau représentant la Vertu héroïque victorieuse des Vices accompagnée des autres Vertus est couronnée par les mains de la Gloire, d’après celui du Cornèce, pour le Cabinet du Roy............ 6oott
2 may: aus Le Cosquino, pour un grand tableau de douze pieds en quarré, représentant des portiques en perspective, employé dans la deuxième pièce de l'appar-
tement des Haine, 4e, heros es di #00pf 13-97 juin : aux Duraux frères, doreurs, sur la dorure de la chaire du prédicateur (2 p.)........ 5oott 20 juin : à Dupné, doreur, sur le Cabinet des bi- Joe oi ie RP Fe RE Se SUIS 1000!
27 juin-2/h octobre : à luy, sur la dorure du Cabinet des raretez (a p.)........ HE Dites 1700
11 juillet-27 septembre : à luy, sur ses dorures dans le Cabinet des curiosilez (5 p.)............. 3900 L juillet- 26 septembre : à Le Moywe, sur ses ouvrages de peinture au Cabinet des raretez (5 p.)..... 2300 h juillet-26 septembre : à Houasse, sur ses ouvrages de peinture au Cabinet des raretez (5 p.)..... 2100î 11-18 juillet : à Le Pace et La Porre, sur leurs dorures des combles du chasteau (a p.)......... 1500
* Ou pes AuzIErs.
# Le Cabinet des bijoux est la même chose que celui des raretés ou des curiosités ; mais nous avons voulu conserver les qualifications différentes sous lesquelles on le trouve désigné.
26 septembre - 1/ novembre : à BouLocne, sur ses peinture du Cabinet des curiositez (a p.)....... 8oot
Somme de ce chapitre......... 29800t
SCULPTURE
28 febvrier-9 may : à Le Cours, sur la sculpture de la chaire du prédicateur (3 p.)
28 febvrier-17 octobre : à Mazeune et Jouvexer, sur les ornemens de métail pour mettre sur les combles du chasteau (7 p.):.::..:......... ,
20 juin : à eux, sur l’appartement de M°° ne Main-
8 aoust- 26 septembre : à eux, sur leurs ouvrages au Cabinet-des’raretez (a p.)..:..4.40..,044:. . 1000 26 septembre : à eux, sur leurs ouvrages de stuc au petit chasteau, dans la chambre et cabinet du Roy. 5oott 31 octobre : à eux, sur leurs ouvrages, pour le cabinet de Monseigneur ... Goott 11 avril: à Fonrerze, sculpteur, sur ses réparations de sculpture aux fontaines du petit pare........ Aooû 27 septembre : à luy et Raon, sur leurs ouvrages de stuc de la chambre et appartement des bains. ... Aooë o may-13 juin : à Le Gros et Massou, sur les quatre dessus de portes pour le cabinet du grand appartement de la Reyne(2 p.)......... aude LOODE Q may : à Dossier, sur la figure de marbre qu’il fait pour le Parterre d’eau s 16 may : à GAFFIERI, sur les ouvrages qu'il fail sur les barques du canal. ..................... 300 19 septembre : à luy, sur l’escallier de Monseigneur... 5oott 6 juin: à GRENIER, sur sa figure de marbre pour le Parterre d’eau 442 :DOOM 13 juin-29 aoust : aux sculpteurs qui ont travaillé dans le Cabinet des curiositez du 26 avril au 21 aoust (8:p.):.: LR Es PRLEOU 13 juin-4 juillet : à Coizevox, sur ses ouvrages au modèle de Neptune (2 p.)... PS alta OO 26 décembre : à luy, sur la Vénus de Médicis et celle à la Coquille.
13 juin-11 juillet: à Lanomeau, sur ses trophées de bronze pour le Cabinet du Roy (2 p.)..
& juillet : à Girarpow , sur deux grands vazes de marbre de sept pieds et demi de hauteur. ............ 2001 26 décembre : à luy, sur sa figure de marbre représentant l’Hyver et le groupe de l'Enlèvement de Proser- ; .1, 1000 & juillet : à Recnaunin, sur deux grands vazes de marbre de sept pieds et demi de hauteur. ...... 200
11 juillet : à luy, sur un groupe de marbre de dix pieds.:....ers....rvess 0 B0Ott h juillet : à Framanr, sur un vaze de sept pieds et demi de hauteur... ..,.:12,4+-:.. 000 nt À Baprisre, sur idem.................... 300 3 aoust-21 octobre : à Cornu ', sur ses ouvrages de sculpture (a p.)......2...:,.,.......4.4. 18000" 19 septembre-12 décembre : à Lenoncne, sur la statue de l'Air, en marbre blanc, pour le Parterre d’eau la pousse Re “24 di SE 5-19 décembre : à CasseGrain, sculpteur, payement de la dépense qu’il a faite pour couler les statües antiques en plastre au palais Brion, et journées tant de luy que ses ouvriers qui ont moulé lesd. figures, depuis le 22 novembre jusqu’au 11 décembre (3 p.). 10078 13° 4°
7 décembre : à Kezer, sculpleur, sur les figures qu’il doibt fondre ....... Mois
Somme de ce chapitre... .
MARBRERIE
10 janvier: à Lixr, marbrier, pour son remboursement des journées des ouvriers qui ont travaillé à rélablir, parachever et polir les ouvrages de marbre qu'il a faits au chasteau. . ... go
18 juillet-3 octobre : à luy, sur divers ouvrages de marbrerie (4 p.)..... OP en IL M
19 septembre : à Misson et Dergais, sur leurs ouvrages dans la pièce où est la figure du Roy..... Loof
Somme de ce chapitre.......... a1gof
JARDINAGES ET FOUILLES
11 janvier : à Lx Roy, terrassier, pour les terres qu'il
a fait enlever sur la rampe de la pompe et à la ChanceHérie, :....... + OU 46" 17 janvier- 26 septembre : à luy, sur les terres qu'il transporte dans l'avenue en face du chasteau (19 D)... rate tie 9190ft 11 juillet-1* aoust : à luy, sur ses transports de terre aux escuries du manège (2 p.)............... Dooù 29 novembre : à luy, sur ses rigolles des bois d’Igny.. lésion
22 aoust : à luy, sur ses conduites des eaux bonnes à
boire relevées et reposées ...........
1 Note du registre : «ll est resté à Cornu 84 pieds 2 pouces 9 lignes cubes de marbre blanc en treize blots, outre les 176 pieds 7 pouces 3 lignes qui sont entrez dans les deux grands vazes qu’il a livrez, desquels treize blots il tiendra compte sur les vazes qu'il fait pour le Roy, cy... Mémoire.»
1° janvier 1684 : à luy, sur ses rigolles de Trappe..
EL DER DAS CUS A ER ERA RAR EE UE DER À 5ot 11-81 janvier : à Le Coeur, sur les terres qu’il a fouillées derrière la petite escurie (3 p.).......... 12008
14 febvrier- 26 septembre : à luy, sur les terres qu’il transporte dans la grande avenue en face du chasteau CLOEpi)e à, EU LOS DER SN or 7900
11 janvier : à Fouquer, pour cent trente-deux toises de sable qu’il a relevez pour abaisser le pavé de la petite cour allant à la Bouche du Roy......... éant rat
17 janvier-21 mars : à luy, sur les terres qu’il transporte à la grande avenue (6 p.)......... 2300
1® aoust-14 novembre : à luy, parfait payement de ses transports aux escuries de la pompe et à la serre de lasfetme(épihssa: dau de réa: LR PEU 992 19°
11 janvier : à Trerce, pour vingt-une thoises un tiers cubes de gravois qu'il a transportez au long de l'aile du corps des gardes françoises. ....,........ 58# 13° 4
À Roye et consors, voituriers, pour cent cinquantedeux muids de sable de rivière qu’ils ont livré darfs le DORE DA ne ee At AA LAN 3264 16°
17-31 janvier : aux Le Muicre frères, sur les terres qu’ils transportent dans l'allée du Dragon (2 p.).. 7ooft
28 mars-15 septembre : à eux, sur les Lerres qu'ils transportent pour faire la chaussée de pavé du chemin de
Virodiay Go peine SR APE PAL 3200 11 avril : à eux, pour recoupes et gazons par eux transportés dans le petit pare. .......... Logt 2° 5% À eux, sur les terres qu'ils relèvent au long des murs des nésenvoirs., 10 nr terne 3oott 13 juin : à eux, sur les terres de la chaussée près Porchéfontaine 1, im CEORPReReRe RL ARR Eee hoott 1° aoust : à eux, sur les terres de la chaussée de pavé du'chenin de Ghatitiés. "0e LES ERPe 300
19-26 septembre : à eux, sur leurs recoupes pour la pièee de Neplune (aptes 800tt 17 janvier-18 juillet : à Descnarezzes, sur les sables qu’il a transportés dans l'allée d’Apollon (10 p.) 86001 13 juin-26 septembre : à luy, sur les terres qu'il transporte dans l'allée des tilleux et dans celle du jeu de longue paulme à Versailles (2 p.)............ 2000 1° aoust: à luy, sur ses transports de terre dans le petit pareis, NPA URSS Rte) 7ooït 8 aoust : à luy, sur idem dans la grande aïle... 3vof 22. aoust : à luy, sur idem aux globes... ..., 300
17 janvier-19 décembre : À Hoüer!, sur les terres
* Note du registre : «14 novembre : H a esté fourny par Duronr à Houer, terrassier, cinquante-quatre brouettes prises
COMPTES DES BÂTIMENTS. Cod 0 À
qu'il transporte dans la grande avenue en face du chasteaut(am pi)ér RUES EME Hans 15070 23 janvier-21 mars: à Le Bosur, parfait payement du conroy de glaise qu’il a fait au bout de laqueduc de Sa- ADN D) PRE NES DIT A PAT UE 58att 19° 31 janvier - 4 juillet : à La Bnu, jardinier, sur ses treillages d’échalats et perches de chataigner pour le Pare-dux-Cenfs (10 ps): sul mit un 5hooft 31 janvier-14 febvrier : à La Cosre, sur sa fouille pour tuiaux de la troisième conduitte du Chenay (2 P.). 6 PR PE AE PPANER EE DIT DRE Le ESP Be RAS css Goott 7 mars : à Menvet Arnou», pour avoir rempli des or- Diérei dans Te Mat. 24483 0 At Le le 75 7 novembre : à Menu et Trisour, sur la réparation des rigolles de l’estang de Trappes... .......... 48h 21 mars : à Turerry et Le Genpre, sur leurs fossez pour conserver les arbres de l’avenue de la porte Saint- Antoine du parc de Versailles... ....,.,,...... hoott h-11 avril: à Houpoun et Couunor, sur le deffichement de la grande avenue (2 p.)..... ML ANT 800tt 9-16 may : à eux, sur les glacis d’autour de la grande précend'eté apr) 20 AN ANL RER Lait 0 hooti 2h octobre-21 novembre : à Cozror, parfait payement de 626 pour le treillage de perches pour fermer le petit parc du costé de l'Orangerie (2 p.)..... 626 A juillet-21 novembre : à Houpounn, parfait payement de 20494 19°, pour les gazons et sable qu’il pose
dans les cours de la Ménagerie (5 p.)..... 1943 19° 23 may : à Duronr, pour nettoyement du manège de lrgidnde eseuries 1452 pau) Ale ni à 534 19°
21 novembre 1683-1* janvier 1684 : à Puarripre Duo, sur ses transports de terre à l’estang de Trappes
AS) CPR PERS El ee A EU Er 579 15° 21 novembre 1683 -1° janvier 1684 : à Cnanses Du- ON TE VOent CS DA) Te TN es Na .. 698 11° 13 jJuin-11 juillet : à DuranD, sur le conroy qu’il fait CO res PU NS a D Ne ete à goof 8 aoust-3 octobre : à Duranp et La Force, sur leurs conroys (4 p.)...... SR te date aie el de 1050
31 octobre-7 novembre : à eux, pour les conduittes qu’ils ont relevées et reposées (a p.)....... 682tt 10° 19 novembre : à eux, pour nettoyement de onze glatibren à Hi Epices in Art ges A EU
au magasin du Bois d'Arcy, lesquelles, à 45° 1a pièce, valent 1211 10° qui luy seront comptez lors du parfait payement, CARE CON DE DER EE RRE LT RE ARR ESESS EAR Mémoire.
«Et à Louis Hounoun, quarante-quatre brouettes au même prix, valant 99", qui luy seront déduit de mesme.»
15 aoust- 10 septembre : à Vaxnié, sur ses tranchées, pour lever et reposer diverses conduites prez le chasteau de Versailles (2 p.)..:..........44.....408 300
22 aoust-26 septembre : à Beaumonr et Barsier, sur leurs fouilles pour les conduittes de Satory (3 p.). 700
26 septembre-19 décembre : à Jansox, sur les terres qu’il transporte depuis la chaussée de l’estang pierré jusqu’au coude de la grande avenue (g p.)...... 3600
3 octobre : à ConsERvEUR, pour ouvrages de recouppes et régallement des allées au long des pompes à Ver- MAR 1 Ro ele bete da A pa 201 39°
ro octobre-7 novembre : à Loucaarp, parfait payement des terres et sables qu’il porte au long du mur de la chaussée de l’estang de Clagny (3 p.).. 2633 1° 3°
ah octobre-14 novembre : à Mariace, parfait payement des gazons qu’il fait poser au parterre de Latonne (api: di de SALE varie a as 593 9°
31 octobre-7 novembre : à Deserr et autres, voituriers, parfait payement de 831 muids de sable qu'ils fournissent autour du petit parc (2 p.)..... 2077" 10°
14 novembre-26 décembre : à Prrrc!, sur les ouvrages de terre qu’il a entrepris dans là grande avenue proche l'estang pierré (5 p.)............... 3132
12 décembre : à luy, sur les démolitions du Parterre d'eau... ant or h etat nier 1400
19 décembre : à luy, sur lesrigolles de Trapes. 418ñ
26 décembre ; à luy, sur les transports de terre dans 21 novembre 1683-1° janvier 1684 : à ne Bercue,
le Parterre d’eau en face du chasteau...... Mr
terrassier, sur ses transports de terre pour faire l’Oran-
qu’il répand et régale au-dessus de l’aqueduc du moulin
do roledténihur Es ON Rte ie ie RUREU 250 21 novembre 1683-1°%* janvier 1684 : à nu Mur, sur ses transports de terre à l’estang de Trapes (4 p.)...... RTE M a A lbs k en ska cumer eu 977" 12° 21 novembre-19 décembre : à Tuisaur, idem (3 p.) MIO IN be one e rs cie ar era à pi 519 21 novembre 1683-1° janvier 1684 : à La Freur, idem (4 p.)......4,,4.4s.usss mea «11 60835 À Le Mowne, idem (3 p.)......:........ 1174 5° À Caouezaur, idem (4 p.).............. 3294 20°
1 Note du registre : «ll sera diminué à Prrre, lors de son parfait payement, la somme de 12001, moyennant laquelle il a achepté les tombereaux, camions et autres uslancils qui appartiennent au Roy et qui se sont trouvé dans les magasins de l’estang du Bois d’Arcy, cy...... LPS Mémoire.»
31 novembre-5 décembre : à Ouvier , idem (2 p.)... ALP EAN A RATS DUPPA AE AU PURPOSES Gaït 15°
91 novembre 1683-1° janvier 1684 : à Surezen,
tom M D) 2 14074 LAURE U UNE Te 20oft 10° 21 novembre : à pe Vice, îdem......... 6Gat 10°
5 décembre : à ne Vree et Denis, idem. ..... 1901
1% janvier 1684 : à Denis, idem............ 364 21 novembre-5 décembre : à M° Jaoues , idem (2 p.).
Heu Fm AMOR À PORT ve RS aa 5° 21 rovembre : à Mamie, pour ouvrages de terrasse faits au Chenay et à l'allée de Satory.......... 110
28 novembre : à Marin et Poraier, sur un rétablissement de rigolle entre Saclay et Vauhalan. ...... hoot 5-19 décembre : à Pauvres, Bereue et BeLor, terrassiers, sur leurs transports de terre pour faire l’'Orangerie (3p.)........................... hgoot 5 décembre: à Vazée, sur les ouvrages et réparations 5-19 décembre : à Pierre Micuez, sur ses ouvrages à lestang de Trapes (2 p.).................... A5A
de terrasses à la chaussée de l’estang de Trapes. .
19-29 décembre : à pu Vivier et consors, mineurs, sur les puits qu’ils fouillent au pied de la grande aile ÉD RM ERA AE RER 44,14 748 8
19 décembre : à Coquerer, pour 152 thoises de rigolles faites le long des murs du Parc-aux-Cerfs, à 4° la
POISRR UE LA RUS Liun eee A TA LE 30ot1 8° À Esue, pour trois puits qu'il a fait sur la ligne du Trou-Sallé, à 36H chacun... Mine, 108 1® janvier 1684 : à La Jeunesse, sur ses ripolles de Trapes ........ Pas ne A ES 2 TE 58 8° À Berre, sur ses ouvrages à l’estang de Trapes.... RÉ RE De RS RE D Je Rs de 214 18° A PROTOMELS MAPS LE De dote MENT Dai dote 251 A Launay, sur les transports de terre des rigolles du moulin de Launay........... ARR Rt e 30h
JOURNÉES D'OUVRIERS
11 janvier 1683- 9 janvier 1684 : aux ouvriers qui ont travaillé à la journée du Roy dans le petit parc de Versailles et autres endroits (52 p.)... 16348# 18° 6°
11 janvier-19 septembre : aux ouvriers qui ont travaillé au régallement des allées du grand parc (34 p.).. ÉRS Sd uit dub eet e O d 1"
11 janvier-5 décembre : à ceux qui ont travaillé au Potager (4h p.)...... Mn int de 96111 13° 11 janvier - 9 octobre : à ceux qui ont voituré du grand fumier au Potager (34 p.)............... 8097 4°
cd à td) Ed ne 5,
ANNÉE 1683. — PAYEMENTS UNIQUES
11 janvier -19 septembre : à ceux de la pépinière prez
Roguancourt (8 pus uns . 153att 18° 6° 17 janvier-2 1 novembre : à ceux de la pépinière d’Aul- RATES Di) sienne ed tie da th 011 SOU 17 janvier 1683-2 janvier 1684 : à ceux du jardin de Trianon (56 p.)........ wo à 129534 19° 4° 24 janvier-26 décembre : à ceux qui ont eslagué les avenues (14 p.)............ de das de 2940 7° 6°
31 janvier 1683 - 2 janvier 1684 : à ceux qui ont travaillé sous Vizrard au nettoyement des aqueducs, pour les eaux bonnes à boire (13 p.)...... .. 19028 17° 6°
7 febvrier-19 avril : à ceux qui ont travaillé à la machine de M. l’abbé ps Guoiexne (5 p.)....... 866 19°
7-14 febvrier : à ceux qui ont serré des glaces (3 p.). ET CPE TR EU NL . agasatt 14° a
21 febvrier : à ceux qui ont travaillé sous Marcrer à la Salle du:bbd ssh cc ui ét Nat sdoelt
28 mars : à ceux qui ont recomblé le fossé du marais de la grande avenue..............,. Jeus. sont: 1°
L avril: à eeux qui ont travaillé à enlever les immondices des allées et contre-allées de l'avenue du costé de Patis {ap} ane, RTE RE ED IC Ur LS
19 avril : à ceux qui ont travaillé au rétablissement dé fonnense A Rd sd ses die ue eh as QU
26 avril : à ceux qui ont planté des pisceas aux deux
3564 13° 1° may: à ceux qui ont fait des trous à planter des
allées autour de la pièce d’eau............
arbres dans le jardin de la Meutte au parc de Boulogne
FE RO PE ON PE RP Ce M sure 284 48° 23 may : aux menuisiers du Cabinet des bijoux... . da it De RME Ne le St ve NET EL 2!
6 juin : aux ouvriers de l'allée du Mail... 3698 3° 13 juin-29 décembre : à ceux des démolitions du chasteau (7p.)....... ation siemèh dat «1898818! 21 novembre : à ceux qui ont voituré des ormes dans l'allée en face du chasteau (2 p.)......... 2794 2° 8° A ceux du réservoir du Chenay et de la pierrée proche L'APOHOR. +. ROUE Jus Et .. 10711° 8° 38 novembre : aux doreurs du s° Dezozrers, qui ont travaillé la nuit du 11 au 12 octobre dans la chambre du Ron és se is mo do sera rares a Of 5 décembre 1683 -1° janvier 1684 : aux ouvriers qui ont travaillé au chasteau de Noisy (4 p.)..... ot 10° 19 décembre : à ceux qui ont aydé à lever la carte vers Palaiseau . ..... ds iiie se <s0Es he ns64 detail 1 0° 1° janvier 1684 : à ceux qui ont travaillé à remuer les. bois des gruaux et engins au derrière de la grande DOM else sarl eee note 6
2 janvier 1684 : à ceux qui ont travaillé au magasin à
peser et ramasser les plombs. ....:...:..... 21 6° 3 janvier 168/ : à ceux des piédestaux, glacières et ponapesl 4e domaine à .. ah1t 18"
Somme de ce chapitre... . 64088 15° 9°
PAYEMENS UNIQUES
17 janvier : à Gauray, menuisier, pour ouvrages faits à l'augmentation des escuries des gardes du corps en
OP ARE LS A Er Er A ARE LE 2731 Au s° pe Loges, tapissier, pour divers paillassons qu’il à fournis. . 244 Na ds 0 eu nu sie bretet 8h50"
À Baupouin, courroyeur, pour cuirs de vache fournis pour la machine de M. l’abbé pe Guigwxg.. . ..., 15ot À Baiczy, pour ouvrages de peinture en bronze aux portes et fenestres des appartemens du Roy au chasteau. . RQ oh st ef où où D ARR ST UMA SAP Cl Ets L:f0 ON À Pasquier, serrurier, pour vis et escrous qu’il a fourmis Pour les (moulins. ....2.4 8 di dit 40 ox Do À Berrgier, rocailleur, pour menues dépenses qu'il a faites dans le petit pare. ..........:....,... oght 8° À la veuve Danezeserr, pour ouvrages de menuiserie
à la Surintendance à cause des changemens... 2894 5° À Device et Luquer, menuisiers, pour ouvrage d’aupmentation au chasteau ...... déni ses 6140
“À Cressanr, menuisier, pour ouvrage à la chambre de M" la princesse pe Conrr.....:.4..:,....,. 163 À Hasré, serrurier, pour potences et consolles qu'il a 2511 13°
À Le Roy, pour transport de terres hors des petites
livrées... ... Fe
esse ss ess ie sis ss
cours de la grande escurie de Versailles. .:,. 1744 10° À Denis le jeune, pour 369 livres de mastie pour mettre «ux tirans des réservoirs derrière la Grotte. 55H 7° 24 janvier : à Lamserr, jardinier, pour son remboursement de l’achapt de diverses fleurs, el dépenses par luy faites pour les jardins de Versailles et Trianon. 303 1 4 febvrier : à Pierre François, orfèvre, pour son remboursement du port de Paris à Versailles et retour de divers ouvrages de bronze, ensemble pour le dégat. 200 Aux Lranvs, laupiers, pour 1765 taupes qu’ils ont prises dans les avenues et jardins des Maisons Royalles 3084 17° 6°
À Porrou, ébéniste, pour avoir repoly et retably les
pendant les six derniers mois 1682......
estrades de marquetterie des chambres du Roy et de la
Reyne des grands appartemens de Versailles... .. 1184
À Henry Trou, fayancier, pour carreaux qu’il a fourni
à Trianon pour les cascades. .....,.,,....... 994h
343 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. 3h
À Prevosr et Lesranc, carleurs, pour leur paiement des ouvrages et réparations de carreaux faits au chasteau de Morsailles. sauve eu, san Ke 6 nier"
17 febvrier : au nommé La Viozerre, pour les soins qu’il a eu de faire remplir les glacières de Satory et faire transporter les chassis et caisses des illuminations des magasins de Trianon à celuy derrière la Ménagerie. 100
24 febvrier : à Causerre, pour huit cents carreaux de fayance d'Hollande, pour les cascades de Trianon. 214
A Hozenpre, pour un équipage de soupape par luy LR SSD
28 febvrier : à Porenx et consors, pour sables voiturez dans le petit parc, venant de Saint-Cloud... 1518 8°
A Vazain et Le Genpre, parfait payement de 318h 4° pour couvertures de chaume sur le magasin d’illumination srl congtiqir LA semerenun-odts 2 es: reft Of: L°
À Raçugr, pour manches de crocs........ 51 19°
À Le Roy, tourneur, pour quatre pistons. ..... hot
A Girarnin, pour la charpenterie des couvertes des trous où l’on a serré de la glace. .......... 154 10°
7 mars : à Mercerie, pour remboursement d’achapt et voiture de chaume, grand fumier et autres choses pour servir aux jardins el orangeries de Trianon et Ver- 689 7°
À Lucuer, serrurier, pour menus ouvrages par luy
salles ie nu ARE DRRUR MERE faits fm chasteau..…. 24h. tai on EL?
14 mars : à Brossarr, pour douze pontons et autres fournilures pour les nids des cignes de la rivière de Séries site de paie d'énoe feet cr ON 1° A Baupouin, corroyeur, pour cuirs de vaches pour les porbpogu ls 368 cure nie funredét cms. 19e 6, GB A Le Czerc, pour trente-sept journées employées à scier du bois pour les vaisseaux... ..../.... 55 10° ai mars : à Rinquer, pour quarante-six thoises de famier qu'il a fourni pour l’orangerie de Versailles. 276 À Ducuemn, voiturier, pour 828 muids de sable de rivière pour le petit parc............... 92159 16° À Maranvon et son compagnon, pour cinquante-six journées à scier du bois pour les moulins de Versailles. . Au frère Trrre, de Gally, pour mil bottes de paille longue qu’il a fourni pour les glacières........ 3oo 21 mars: à Germain, pour achapts de cloches de verre pour les jardins de Versailles... .......... 444 15° 28 mars : à BrancanD, pour des carreaux de fayance de Hollande pour Trianon. ................. 739
À Duvaz, vuidangeur, pour ce qu'il à fait au chasteau de Versailles en 1682................. 169k
À luy, pour vuidanges de fosses depuis le 9 du pré- BeRTUMOR LE uen sinus MAO DONNER À Germain, pour sept paires d’arosoirs de cuiwre pour le: jardin de Trianon... ..........1.% 144f 4 avril : à Norrer, pour deux robinets de huit pouces et quatre de quatre pouces, le tout de cuivre, par buy fouraiseis sq Mi dia kamel ce 2 ra RSA À Buico, Fzeuranr et La Tour, pour avoir travaillé à dégorger plusieurs fosses d’aysances.. . ........ 100 A Lixe, marbrier, pour journées de marbriers et ouvriers extraordinaires employez pour faire les ouvrages: et nettoyemens avec plus de dilligence........ 102 10° 11 avril: à Tarerry et Lecenpre, pour avoir arraché de gros chataigniers et planté des arbres à l'avenue de Maryse ion ni AU RUN HET 3" À Garnier et consors, pour voiture de cent vingthuit chartées d’arbrisseaux pour les jardins des Maisons Royalles:t. leu, daim in He mg A pu Buisson, carreleur, pour réparations de carreaux de terre cuitte au chasteau et autres lieux qui en dépendent auenlo each Seiroiiles melti A Fournier et Bonenranr, pour avoir mis en couleur el ciré les lambris de menuiserie de l'appartement de Monseigneur stunt it enott 16 avril: à Mare, serrurier, pour des fiches qu’il a fournies pour l'appartement de Monseigneur et autres endroits de la grande aile.................. 2168 25 avril : aux Le Maicre, frères, terrassiers, payement des terres qu’ils ont transportées pour couvrir la glaise au platfonds du réservoir de Trianon... 1028 10° À Varisse, ramonneur, pour avoir visité, ramonné et racomodé plusieurs cheminées au chasteau depuis le 1 janvier dernier jusqu’à ce jour. ........ 678" 14° 26 avril : à Louis Houpouix, jardinier, pour achapts et voitures de fumiers faits pour planter les pisceas aux costez de la grande pièce d’eau............ 578 6° o may: à eux, pour fossez par eux faits pour la conservation des arbres des avenues.......... h3oft 10° À Lapommæau, orfèvre, pour des vazes de cuivre battu qu’il a fourni pour les cascades de Trianon. . .. 45oït 5° 16 may : à Mari6e, jardinier, pour gazon qu'il a employé à la petite escurie.................... 161 A Norer, pour un robinet de cuivre d’un pied pour Frienon stat aurais iadruan ss sxhabottis0"
A Mazuerse, pour 1300 manes de gros oziers pour 2414 18°
À Brosse, pour 4392 pots de terre pour Trianon... den Dee te tn MB ORMENS"
Brianon& La MUNIE UN he LEE 06
ANNÉE 1683. — PAYEMENTS UNIQUES
Au s° TaieriaT, pour voiture d'oignons de tubéreuses destinées pour les jardins des Maisons Royalles. 148% 14° À Dürann, pour rétablissement de conroy dans le petit paré. US UT RS AN us Semen:
22 may: à Boucuer, taillandier, pour ferrures qu'il a :
fournies pour les moulins de Salory......... 5oott 7°
23 may: au s° pe Luoserr, trésorier général de la marine, pour du caillou pincé et voiture d’icelui à Rouedihni.6 5 nu dires Est et baditsot
À Rousseau, pour cordages qu'il a livrez pour les mou- 519 8° À Roricrarp, pour diverses tringles qu’il a dorées au PORN NS Me ou Aux Lrarps, pour avoir pris 2445 taupes dans les jar--
ins deVersallegtas) ane as ets fausses
dins des Maisons Royalles pendant le quartier de janvier démgiens. Lee Dai Se bu ieut Pai Siret 68 À la veuve ne Vouess, pour voiture de 136 contrecœurs du port de Sève au Grand Commun... 343 15° Au s° Goparr, pour 4 machines qu'il a fournies pour empescher la fumée des cheminées du chasteau de Ver- SAHes A RER SR Le ne EN Soit À Houpounx, pour voiture d’orangers de Trianon à l'Orangérienssh air fi dde ia is hG1t 8° À Germain, pour autres voitures à Versailles et Trianon de divers orangers venus de Pacy et Chaïllot.. 8264 8° 25 may : aux nommez Le Maicre frères, pour les transports de terre qui ont rempli les creux faits par les eaux au parterre à costé de l’Orangerie........ 2554 30 may: à eux, pour leur transport au long des réservolrs du: costéide: lait Li NN OGat À Denis, fontainier, pour soudure qu’il a fourni aux ouvrages des fontaines. ....:.......,.,. 1035# 10° À La Coste, pour voiture de la conduite de la décharge du canal à la troisième conduite du Chenay, de 540 tuiaux de huit pouces en ds dit 2 juin : à Grosseva, menuisier, pour remboursement de Aoof qui par erreur luy ont esté comptez deux fois DOUTE AE dd) Re dm dan ao een ON 6 juin : à Le Jeune et nu Var, pour dégorgement de tuiaux de fosses à Versailles, depuis le 26 may dernier. de A Aloe EEE DU
no
À Jacques Enço, toiseur, pour divers toisez de marbre Qu'il dr En ORNE EE OT CNP 62 13 juin : au s° Liuer, pour clouds de charetles et chevilles de batteau qu’il a livrez au magasin du Roy pour ... 839 5°
20 juin : à Le Czerc et son compagnon, pour trente-
Versaiesamen ot HV arr I ve
quatre journées qu’ils ont employées à scier du bois pour les vaissenx du Cana ius euiLaul ua. ie Bat
L juillet : à Le Riou et Ducnemi, marchands de bois, pour sept voyes de courbes qu’ils ont fournis pour les Vaisded@ JL ne ie RE RE a OA
À Dsscnarezes, pour l’aplanissement et transport des bonnes terres mises en réserve au bout du Maïl. 4114 5°
À River, menuisier, pour des caisses qu’il a fournies pour les orangers de Trianon. ....... ....... 638h
À Couran, menuisier, payement de caisses idem. 509
À Lancouron et Tuomas, autres menuisiers, pour idem Ne MR ana ae AUS SRE GAS at Gt
11 juillet : à Louis Houpouix, jardinier, pour rigolles et transports de terre et achapt de 100 pots d’œuillets doubles pour le jardin de Trianon............ 1414
À Paysan et consors, voituriers, pour ouvrage de voiture et fourniture de sable de rivière en divers endroits du petit parc de Versailles. .............. 2074 10° À Miuy, pour plusieurs petites réparations de maçon- 76H 8° À Louis Houpouin, pour réparation et régallement du
nerie qu'il a faites au chasteau.............
Mail de Versailles, contenant 382 thoises courantes, à RARE END 8" 23 juillet : à DescnareLes, pour des terres et re-
raison de 24° la thoise. ......
couppes qu'il a transportées sur les conduites de, Satory et pour hausser le chemin à coslé du nouveau pota- Mo neue MO 07 À Jean Brossarr, paiement de douze pontons de bois
pour mettre sous des nids de cignes, sur les isles de la 138 19°
À Le Lowr, fondeur, pour un robinet de cuivre d’un
rivière de Seyne..........,. A dede
pied, et de deux de quatre pouces qu’il a livrez pour les cascades de Trianon, pesant 28797 livres, à raison de 18° 2589 6°
25 juillet : à Mariace, jardinier, pour des gazons qu'il
ldhvre ae
CR
a fourni au tour du bassin du Marais et autres endroits dupe pare ed Neue Pare at on
L juillet : à la veuve Descoperz et Ranicois, menuisiers, pour caisses qu'ils ont fournies pour les orangers desanons ee ES Me PMR te Ad SLONE
À Eowe Girarnin et Duparr, menuisiers, pour idem. RE ON CRT RE PE Dee AA RC CON 107
À Guérin, idem, pour plusieurs caisses. . ., 47ot 10° À Porrrair, idem, pour caisses. ........,,.. 414 À Boy, serrurier, pour ferrure desd. caisses. 2704 10° À ne Verr, serrurier, pour idem....... 28h 17° 3° À Barré et consors, voituriers, pour voiture desd. RON D ENUR Lao 310
1° aoust: à Provosr, carreleur, pour réparations et
CAISSES ALES Sue
fournitures de carreau faites au chasteau et ailleurs. 1554
À Le Mosye, pour peinture façon de marbre faite dans
les cheminées du petit appartement du Roy..... 39h
A Mouux el consors, pour vuidanges de fosses par :
eux faites au bastiment du Grand Commun de Ver- SAIS Lt SE SR RER AU EU, SG Au frère Daurex, Carme, pour avoir reblanchi divers apparlemens tant à la Ménagerie qu’à Trianon. . 323 8 aoust : à sculpture dans le petit parc, depuis le 2 juin... 4h67
FonreLLe, pour ouvrages et réparations de
À Poracs et consors, pour ouvrages de charpenterie faits aux pompes et moulins de Trianon. .....:. 2 13
A Lix, marbrier, pour rétablissement des ouvrages de Ja Renommée......... TT UE .... 1000
15 aoust : à Rosizuar», pour avoir doré au feu les deux corbeilles qui sont sur les tablettes du Marais et autres OUVTAgES. ......... ME EN DA SN de
22 aoust : à Duran» et vla Force, paiement d'ouvrages de conroy faits au réservoir et dans le petit parc de Versalés rue: ARCS DÉRRSUR RIRE 154182 19 septembre : au s Tuiriar, pour dépense de Ja voiture de Lion à Paris de dix-huit caisses d’oignons de fleurs envoyées de Toulon pour les jardins des Maisons Royalles. ...... LOUE RE RE VAN Le, . 208 5° 9°
26 septembre : à Anrone Maextor, charpentier-meusnier, pour cinq petits roüets pour les moulins de Satory, à 6oft pièce. .....-..... ee A SPA 0)
9 octobre : à Gunzer, fleuriste, pour divers oignons de fleurs et graines par Juy fournis pour le jardin des Thuilleries. . HE Se 5 oo
17 HE à Durez, pour ce qu’il a payé pour le
RUN
plastre que Pon a mis sous les parquets, et aux ouvriers 881 11°
À Girarpis, charpentier, pour ouvrages faits aux
qui ont travaillé les nuits au chasteau. ...
grandes escuries de Versailles.............. Gi 15° Aux Maicrers, pour transports de terre faits au long des bords de la chaussée qui conduit à Bièvre. 3929 10° À Fowrer, pour plusieurs réparations de sculpture qu'il a fait au chasteau et dans le petit parc ..... . A5ot 8° A Czasse, menuisier, pour avoir posé les chassis d’hyver au chasteau et les y avoir fail transporter du magasin. . AREA NS CRETE RE LR UNE CI ÉON oh octobre : à Jaoues Le Roy, terrassier, payement des terres et sables qu’il a enlevés dans la cour des nou- 6ott 8°
À luy, pour terres enlevées sur le pavé au devant de
velles escuries. ......... eue OLA ENs SET À
la face des grandes escuries. .................. 201 A Lecrain , vuidangeur, pour ouvrages faits aux grandes escuries el à Clagny........2...........,. 130
À Jaquin, charon, pour barres et roulons qu’il a fourni 1148 45° A Lixe, marbrier, payement de trois tables de mar'bre
aux escuries neuves dans le manège. .......
serencolin et une bordure portor livrez au chasteau. 55oft
À Porace, charpentier, parfait payement de 3292 10° pour rétablissement des pompes du moulin bas de Triadont stars oi De a ut e LR SO À Consenveur, jardinier, pour rétablissement des re-
coupes sur l'allée en terrasse au long de lappartemnent
desbanisis 20 LOS ADF AO sie ot
31 octobre : à Caxoy, serrurier, pour cent petits fers qu'il a fait pour porter les consolles du cabinet de Monseigneur..." use ÉRORRR Go
À Le Movxe, peintre, pour avoir peint et doré cinq tuiaux de descente, de six pouces de diamètre, dans la cour du chasteau..... A Re) CARE gate à 22 of
À BezirAa, marchand, pour tes et toilles qu'il a livrées pour couvrir les peintures et dorures du claas- 1438 14° Fr nommez is Roy, nattiers, pour 196 thoises ear-
teau. AR EN CR NUE Te ANCE LEA
rées de nattes pour les orangeries de la ferme... 441 À Le Cour, terrassier, pour fouilles de terre pour paver la chaussée au long des hostels des Fermes. . ... RORE NES MERS Ua Re daibiiUes die One 0° À luy, pour terres transportées de la grande avenue dans la cour derrière la petite eseurie , .... 209% 3° 9° 7 novembre : à Louis Caron, pour remboursement des tables gravées et imprimées des réservoirs de Versailles . 331 18°
A La Vacæarpe, pour sable qu’elle a fait tirer pour
en pee seo
sabler l’advenue royale proche Porchefontaine..... 6oît À Poriwer, pour voiture de cinquante-huit godets dans les moulins de Versailles, ,............. Ms OO À Tessier, menuisier, pour le modèle de la grande orangerie du jardin de Versailles. ............. 138 À Muuor, voiturier, pour 8 thoises de moïlon. 1 681 A Norrer, marchand, pour trois soupapes de quinze pouces sçavoir : deux pour la communication des deux réservoirs du Chenay et l’autre mise en réserve, pesant . 487 16°
14 novembre : à Le Moyxe, peintre, pour ouvrages de
Slroi messe 26 ni ee Ra Es
peinture et teinture faits sur de la moire blanche et sur des couvertures de tableaux qui sont à Versailles. 195h
À Ls Joxezeur, pour avoir rétabli la conduite de l’eau bonne à boire dans l’aqueduc devant le chasteau et du ciment qu’il a fait voiturer proche la pièce de Nepnai US Lan bo UE Mn ns soit
A Hanoque er Jouuiver, papetiers, pour six registres
ANNÉE 1683. — PAYEMENTS UNIQUES
qu’ils ont fournis pour le plomb, le fer et les démolitions qui se mettent au magazin...,.........,..,... 91H
À Mouun et consors, vuidangeurs, pour avoir dégorgé plusieurs fosses d’aysances au chasteau . ....... 58H 1°
À Jaoues Le Roy, terrassier, pour avoir curé et aprofondy le fossé de l’allée haute de la pièce des Suisses du costé du Potager....... or ee ds des VEN ee ol
À Porace, charpentier, pour plusieurs échaffaux et autres ouvrages par luy fournis .............. 1454
A Fovquer, terrassier, pour avoir transporté les rochers de grais qui estoient dans le pré à costé de l’Orangerie. RTE RNNCUTIE LRRA PES Sida Le SUR D ON
Au s° Henaucr, marchand linger, pour 2153 aunes de treillis qu’il a fournis pour les moulins de Versailles, et fil et esguilles pour les coudre, le treillis à 14° l’aune. . | 15264 9° Au s° Burerriezp, pour un niveau double et autres
sense 0... CCR
ouvrages qu'il a faits pour servir aux Bastimens.. 31094
21 novembre : au s° Houasse, peintre, pour deux tableaux peints de coloris, l’un représentant une Charité romaine et l’autre un Saint Jean dans l’isle de Paimos. . RER A REA CREME © 0
Au s° Rousseau, peintre, pour un tableau représentant le Temple de Mars et autres ouvrages par luy faits pour
Je MON AREA ER sise desc tus go À Le Lour, fondeur, pour dix robinets à deux eaux de deux pouces...,..:,,..1 Rides subir OS"
Au s° Girarpow, sculpteur, payement d'une figure antique d’Apollon, de marbre blanc, mise dans la grande Fe MD HOON À Branzarp, marchand verrier, pour deux milliers de
gallerie du chasteau. .......... aa
cloches à melon qu’il a livré au Potager........ Goot À Popiner, pour son remboursement de la dépense qu'il a faite à faire nettoyer l’estang de Roquancourt et racomoder les vanés , 444 Dust ui Lu ae 87 10° 28 novembre : à Goniexon, serrurier, pour les fournitures de fer et ouvrages de serrurerie qu’il a faits pour l'aqueduc: de :Salory.!. : 444,0 104, 2: 5 e8aft 508 À Rocer, serrurier, pour son payement des fers qu'il a fourni, pendant septembre et octobre derniers, pour le bastiment de l'église des Invalides. . ...... 4184 5° 64 À Jutex Heruox, nattier, pour la natte qu’il a fournie pour la serre des orangers en caisse de Trianon. 1894 A RosizzanD, pour la dorure des quatre tringles des croisées du cabinet de Monseigneur. . ..... RAT À Coxsenveur, pour treillage de perche qu’il a posé devant la grande orangerie. .................. 94h À Murzer, charpentier, pour avoir fait monter les figures de la gallerie le Milon et lHyver.…. . ..... h5ot
À Manopon et son compagnon, pour cinquante-deux journées qu’ils ont employé à scier du bois pour les rétablissemens des moulins à vent qui eslèvent les eaux pour Versaïlles. : :. :. . Life apoRNE DR U BURUE 33) 98
À Baupouix,, voiturier, pour avoir voituré 22983 milliers pesant de contre-cœurs de cheminées, du port Saint- Cloud à Versailles, à 4o° le millier. ....., 454 19° 4°
À Lena, vuidangeur, pour dégorgement de fosses d’aysances à la petite escurie.......,,.,..,... 14att
À Rousseau, pour cordages qu'il a livrez pour les escuries neuves du manège et pour le Grand Commun. . ... PA PP RP DA OA ENT OC M ab ati 6 GE 07
À Bouzce, ébéniste, pour deux tables de marquetterie et un pied de cabinet de cristal de roche, livrez pour Monseigneur le Dauphin............... 40 BON
À Gopienox, serrurier, pour ouvrages faits aux tampons des puits de la conduitte au bout du Parc-aux- Connie das À SUR ETES FOR 167 14°
Au $° DE SAINTE-CATHERINE, pour remboursement de 106 thoises de rigolles qu’il a fait autour des puits de DEL DOME 2 BTS PR PNA ACL SN PARRT 13 19°
Au s° ps Gaumonr, pour remboursement à ceux qui ont tracé les fossez et rigolles sur la pelouze du moulin des Clayes. ..., SU HA er see due He de did 28h 45
5 décembre : à François px Verr, serrurier, pour ouvrages de serrurerie par luy faits aux armoires des gardes robes du Roy et de Madame la Dauphine. ...... 919
À Anroine Maëxior, charpentier, pour avoir façonné le bois nécessaire pour les réparations des moulins de Sa- My ns RATER ERA TS ENTER Gi
À Mucor, voiturier, pour diverses voitures... 44 5°
À Luner, pour bois qu'il a coupé et deffriché au jardin
de Grave ie dires) nul iaitelà tt DOTE A LoucaarD, pour transport de sable du pied des réservoirs sur les conduittes proche les fontaines... 4234
À Carec et Fonrvigzze, menuisiers, pour 48 chassis qu’ils ont faits et livrez pour le Potager. . ...... 996t À Muwezcen, menuisier, pour ouvrages de menuiserie faits à l'appartement de M. le maréchal pe Bezronn, et aux escuries de Madame la Dauphine. ........, . 6at Au s° Bertnier, rocailleur, pour le rétablissement du pavé de petit caillou de la grotte de la Ménagerie. 180 12 décembre : à Duran et La Force, terrassiers, pour avoir rétably la faute qui estoit au conroy du réservoir du Labirinthe à Versailles. ,.,,...... 149 11° À Porace, charpentier, pour des tréteaux qu'il à faits dans le cabinet de Monseigneur. ...,.......... 45
À Rousseau, cordier, pour les fournitures de cordages 78h 1°
par luy faites depuis le 25 juillet dernier. ....
À François Horor, pour beure et suif par luy fourni pour spalmer ? les vaisseaux du canal... ........ 30h À Fuzeigr, tapissier, pour son payement des fournitures qu'il a faites pour meubler les bureaux des Bastimens à Versailles >. 14406 440 BRAS Aa RDS à 4 507 6° 19 décembre : à Porery, carrier, payement de dix pierres qu’il a fourni, pour faire des auges pour la petite escurie. ..4.. ÉTANAN TX AA ROUGE AE SET 2925H À Porixer, pour son remboursement de ce qu’il a payé pour faire charroyer des godets dans les moulins de Versailles.s uv RE DT PTT CR I TE RS D LU A Le Roy, tourneur, pour quatre eschelles par luy 164 10° À Muwseuep, pour ouvrage de menuiserie qu'il a fait à la Surintendance...... NT PL UE 185 13° A Cucar, pour ouvrage de dorure au feu des ferrures
fournies au mois de septembre dernier. .....
de quatorze croisées du grand appartement du Roy. 32of A Bnior, miroitier, pour soixante-huit glaces de 25 pouces qu’il a mises au londres pot À pe Verr, serrurier, pour ouvrage fait à l’apparte- 3474 15° 26 décembre : à Bec, serrurier, pour cinquante petites pièces de fer pour le cabinet de Monseigneur. 30h
ment de M°° pe Mainrenon . ..... Gi
À Carr, sculpteur, pour trois modèles de contrecœurs de bois pour le Grand Commun de Versailles. 155 A Nommer, pour fers et vis qu'il a fournis pour le cabinet de Monseigneur. ......... at ib) aQutO A Le Moyxe, pour ouvrages de peinture, façon de marbre, qu’il a fait en plusieurs cheminées et endroits du chasteau "(rein Re MNT RE RENTE 84 À Rover, pour voitures de portes, chassis et contrevents de menuiserie pour la serre de la ferme de Ver- 25H 10° À Boucusr, taillandier, pour ouvrage de ferrure aux moulins de Satory, depuis le 3 may jusqu’au 26 novembre dernier. ....... Li et lan OUBILLO!
sailles ; + 4. RIRE DNS SPEARS ARE
À River, pour ouvrages de menuiserie faits en l’appartement du s’ Fizzer, en notre pavillon... .... 1908 4° 1% janvier 1684 : au s° ps Lauxay, orphèvre, pour avoir rétabli et reblanchi plusieurs pièces d’argenterie
pour le service de SAME UE RS 110h
A VaLLerAN, serrurier, pour ouvrages de serrurerie Es A Le Grau, vuidangeur, pour les fosses qu’il a vuidées au: Grand Commun. 4e ue sed soso ces 201
faits en divers endroits du chasteau..........
1 Enduire les vaisseaux de bray ou de gouldron, d'après Moréki.
Aux carriers et plastriers d’Arcueïl, payement de la pierre des piédestaux des figures du petit parc. Aoofl 19° À Duror et autres, pour avoir démoli le ciment du bassin de la cour. du chasteau .......... ani: Boot
Somme de ce chapitre... .. 67146 0° 2°
Pour la continuation du bastiment du Louvre la somme
TE ARS SP CRE RENTE SAS MERE ED
1h febvrier-25 juillet: à Prépor, sur sa maçonnerie au Palais-Royal et aux Thuilleries (5 p.)...... 6goof 14 febvrier- 19 septembre : à Marmieu et Pixarn, sur leur maçonnerie au Louvre, Hostel des Ambassadewrs et chasteau de Madrid (4 p.)............ 26@ott 14 febvrier : à Bricarp, sur sa charpenterie au Palais- Royal, Vincennes et Pompe du Pont-Neuf...... 3ooû A La Basnpe et Josepu, sur leur charpenterie au
Louvre et aux Thuilleries. . , 44.4, : 4 en A Lucas, serrurier, sur ses ouvrages du Palais-Royal et anmilitilanés", Lun ans aie su, its og. 200 26 décembre : à luy, pour le fer qu’il a fourni pour monter les figures moulées en plastre dans les creux du magasin du palais Brion................ 784.5° 9° 14 febvrier : à Le. Roy, sur sa menuiserie au Palais- Rôyalsieinfs, south about Ha eo stoppe 26 décembre : à iuy, pour ouvrage fait dans la salle à manger du s° FLamarin, premier maistre d’hostel de Mon- 2164 18° 4î 14 febvrier : à Jason, sur sa vitrerie au Palais-Royal
sieur, au Palais-Royal.............:..
elauxPuillenes sis. faire. Li latte 00 À Ausuy, sur le pavé qu'il a fait au Palais- Royal et Tuileries ....... RRFOLT AAUL NEE MNEE ASUS TSBON
14 febvrier-25 avril : aux serruriers qui travaillent aux ferrures que l’on met dans le magasin au Louvre (atb)ee. oui nn. MUR ET Vu ... 1Bboott
2 4 febvrier : à Marceu, voiturier, à compte des sept blots de marbre qu’il transporte du magasin au Louvre, pour le s' Giranpow, sculpleur. ............. 1500f
14 mars: au s° Girarpow, sculpteur, pour le prix qui luy a esté accordé à cause de ses ouvrages de sculpture de la petite gallerie du Louvre, qui ont esté trouvez plus beaux avant het ps ne aies AUS RE 4 .. 80o0of
L juillet-19 septembre : aux sculpteurs qui ont travaillé, sous le s’ Girarpon, au grand groupe qu'il fait au Louvre (ap. ) sv. sl ciné re ruse L
9 octobre : à Feuiccasrre, sur la glaize et autres ouvrages qu'il fait à deux grands bassins du jardin des Thüillenes..,. saut 4 de eut hooft
es...
309 ANNÉE 1683. — GOBELINS ET LA SAVONNERIE. 304
27 octobre : à Mancin, charron, sur huit roues neuves et racomodage des binards du Roy............ Goott 5 décembre : à François Duva, vuidangeur, pour cinq thoises 5/12 de vuidanges de fosses qui appartiennent au Roy, rue du Chantre, près le Louvre, où demeurent les s Hewrion et LecranD, à raison de Aok la thoise. 2161 19 décembre : à la demoiselle BoucnarD, pour remboursement d’achapt et voiture de charbon et fumier, marc de vigne et-eschelles pour l’orangerie du jardin des Phalentens PRE A SE RS Rene ant Gaït 26 décembre: à Donsay, pour ouvrages de maçonnerie faits au Louvre, à recouvrir les entablemens, et au Palais- Royal dans la salle à manger... ... CURE 238h 4°
Somme de ce chapitre... 194508 9° 14
Pour la continuation de l'Arc de Triomphe, la somme défier SNS ae Fra M ns ie 30000
GOBELINS ET LA SAVONNERIE
6 juin 1683-30 janvier 1684 : à Yvanr, pour ses
desseins et peintures (4 p.)............ 115009 11° 19 septembre 1683-30 janvier 1684: à luy, pour ses BABes ln) pe US RAM ie nee 15ot 6 juin : à Jawss, pour ouvrage fait sur quatorze pièces de tapisserie de haute lisse. ...... .. 8o0outt 19 septembre : à luy, pour idem sur vingt pièces... . DR M ee ou née 2 ue 7888 ag 31 8 novembre : à luy, pour idem sur dix-huit pièces. . ne opens pe OR RE ad à OU 91391 9° 4° 30 Janvier 1684 : à luy, pour idem sur dix-neuf pièces. «a 4 af Re nee FORD EN RE à 66574 a° 1° 19 septembre 1683-30 janvier 1684 : à luy, pour ses PTE RARE PA RE AE EN NN UE AR UE nn 190h 6 juin : à Leresvne, pour ouvrage fait sur neuf pièces de Houte Babes. ant) ne k50où 19 septembre : à luy, pour idem sur onze pièces de hante ae Utd te 45168 9° 5% 8 novembre : à luy, pour idem sur dix pièces de haute Hagen A AR ee 5726H 19° 4% 30 janvier 1684 : à luy, pour idem sur onze pièces de haute lisse: TR er N 3777" 8° 6° 19 septembre 1683-30 janvier 1684 : à luy, pour ses BARRE PA CE PRE ere, 1 5ott 6 juin : à Mosin, pour ouvrage fait sur huit pièces de tapisserie de basse lisse. . ..,.....,...,..... hooott
COMPTES DES BÂTIMENTS. le
19 septembre : à luy, pour idem sur treize pièces de
Daho hot A te ue ras 34548 18° 8 novembre : à luy, pour idem sur treize pièces de Dates ins) sages en ir rs 5o164 16° 4 30 janvier 1684 : à luy, pour idem sur treize pièces de basapc He si RE Ar: 49818 19° 19 seplembre 1683-30 janvier 1684 : à luy, pour ses PADOS LA ARS AA Re SRE A RCE Lin 100 6 juin : à La Croix, pour ouvrage fait sur cinq pièces do Hasae Meier teen à 150ott 19 septembre : à luy, pour idem sur neuf pièces de basse lisa ilii Lt PU EPA 2883h 9° 7° 8 novembre : à luy, pour idem sur neuf pièces de basse DEL SOS DEA A CR RE RE Re AC CPE 3159H 16° 10° 30 janvier 1684 : à luy, pour idem sur neuf pièces de Hasdd lise Nr par ur at 27871 18° 3° 19 septembre 1683-30 janvier 1684 : à luy, pour ses Ft LR EE NE PL RE PR ES 100
6 juin-30 novembre : à deux Florentins qui travaillent aux pierres fines, manière de Florence, tant sur leurs appointemens que pour journées d'hommes et ustan- CB DE RU R RES Pb ne h161tt 13°
6 juin 1683-30 janvier 1684 : à Ramonnon !, peintre et dessignateur, pour ses gages (4 p.)......... 1100
6 juin-8 novembre : à Parrieny, dessignateur, pour trois quarts de ses gages (3 p.)............... 2204
6 juin 1683-30 janvier 1684 : à CLémenr, chirurgien de la manufacture des Gobelins, pour ses gages (A p.). Pi A QD SE a AS RU à hooï
6 juin 1683-30 janvier 1684 : à Kercnove, teinturier, sçavoir : 1500! pour ses gages, et 2954 pour journées d'hommes qui ont aydé à teindre les laines (4 p.).
AE AE de an Fete MANS End Eee Lust ROGDN 8 novembre : à luy, pour plusieurs drogues de teinture qu'a achephies es dust ie 6438 8° 6 juin 1683-30 janvier 1684 : à Tréner, jardinier, Don ses gages (A D) dr hooû À la veuve Barreau, portière, pour ses gages (4 p.). D LRRR SU à BE 6 AA ME A ar A EE Ai dd odoot
A Rocor, concierge de la manufacture, idem (4 p.).
8 novembre: à luy, pour remboursement de menus CT HA ER AL OPA AS CARTER ES foie 3061 19°
6 juin : à Bazan ?, brodeur en paysages, à compte des ouvrages qu'il fait sur une pièce de tapisserie représentantune manière de prendre des oyseaux au passage. 100%
1 Une fois il est nommé Ramon.
? Ou BaLranr.
19 septembre : à luy, parfait payement de 81h 16° 8° pour lad. tapisserie, y compris 70of pour une bordure pour la tapisserie qui avait esté faite cy-devant et qui n’a pas réussi. ...:...... AS CPP 814 16° 8%
8 novembre 1683-30 janvier 1684 : à luy, à compte
sur une seconde pièce de tapisserie, de la manière de
prendre des oyseaux au passage (2 p.).....:.: 153ot 1 9 septembre 1683 - 30 janvier 1684: à luy, pour ses gages (2 p.)........................... 15oft
6 juin: à la veuve Lounpsr, pour vingt aunes d’ouvrages de tapis de la Savonnerie, à 1651 l'aune. 3300 19 septembre : à elle, pour vingt-quatre aunes, idem.
COR AA PS EE AIN EPA SAS NE ER RER 3960ot 30 janvier 1684 : à elle, pour vingt-quatre aunes un quart, idem............................ hooof 6 juin : à Duponr, tapissier, pour vingt-huit aunes de tapisserie de la Savonnerie, à 1654 l'aune..... hG20tt 19 septembre: à luy, pour vingt-six aunes, idem... . AT AU SUN PL a NN PP A EAN RS Lago 8 novembre : à luy, pour vingt-six aunes, idem. h2gof 30 janvier 1684 : à luy, pour trente-six aunes trois
huitièmes, idem........:.1.....s..s.s 600ott 19 septembre : au s° Trorsbame, pour soyes de nuance. SES ARE N TE RS SENS RE PRE 1204 11°
19 septembre 1683-30 janvier 1684: au sieur Prcmow, eclésiastique, pour avoir célébré la messe à la Savonnerie pendant les six premiers et les trois derniers mois de 1683 (a p.)............::........ 2hot
19 septembre 1683-30 janvier 1684 : à pe Sève, peintre pour les histoires, pour ses gages (2 p.).: 200
À Axcurgr, peintre pour les ornemens (2 p.).. 200
A Hovasse, peintre pour les animaux (2 p.)... 200f
A luy, pour le soin qu’il prend des tableaux qui sont
dans l’hostel de Gramonr (a p.).....:........ 300 À Barrisre, peintre pour les fleurs (2 p.)..... 200 A Rovssezer, graveur idem (a p.)........... 200 À Verpier, peintre(a p.)..::..:.::...... 2008
A Le Crerc, dessignateur et graveur (a p.)... 300 A Bonxemer, ayant soin de la conduite et instruction des jeunes enfans estudians dans la maison des Gobelins RU TO EE HOT ES HORS SRE 30ott Au s° Ferré, prestre ecclésiastique de la paroisse de Saint-Hipolithe, qui cathéchise et enseigne à lire aux enfans de la Maison de Gobelins (a p.) .....:... 150! Au Père Anroins Bozouc, Religieux flamand des Picpus,
qui cathéchise et confesse les ouvriers flamands des Gobelins (a p.)....... RACE TU CRNE CN .. 100
8 novembre : au s' Conroyer, pour 343 livres et demie de laine blanche, à 50°.......... 8574 7° 2° 12 décembre : à Jean Sousr, tapissier en haute lisse, pour une pièce de tapisserie de haute lisse de laine et soye relevée d'or, représentant la Chute d’Ananas, contenant deux aunes 6/16 de cours, sur un aune 12/16 die haut, qui font en quarré quatre aunes, deux bastons et demi, à raison de 200f Jaune. ......... 810 8° Ai 30 janvier 1684 : à Mrecrommi, Florentin, pour deux mois et demi de ses appointemens escheus le 15 décembre dernier qu'il est mort, à 210 par mois. :: 514. Dabtt 80 janvier 1684 : à Brancmi, autre Florentin, pour ses
appointemens, journées d’hommes et ustancils. . ... ANA NT AA OIRRENREURRRER CANNES AEAUE AU 5614 9° 1°
Somme de ce chapitre. . 143639 12° 1°
OBSERVATOIRE
Pour la continuation de l'Observatoire, la somme de TT RAT D DRE he do Place à De ete 10000
1h febvrier : à Furer, serrurier, sur ses ouvrages à ORDER RENE Re 200
GRAVEURE DE PLANCHES.
Pour la graveure des planches. ........ 10000
Q mars : à Jaoues LE Paurre, graveur, pour deux planches qu’il a gravées de l'élévation et des profils de l’hostel de: Carnavalet si rene ue, RAT SOLE 330
17 avril-2 juillet : à Bauer, parfait payement de 13500, à quoy montent les six planches qu’il a gravées du grand escallier de Versailles (2 p.)....... , 2800
a juillet: à Siuvesmre, graveur, pour trois planches représentant des veues de Nesle: 22e. .c 1500
Au s° Le Cuerc, graveur, pour une planche représentant l'Alliance des Suisses... .......... ile 'aapot
A De LA Pointe, graveur, parfait payement de 750, pour une planche représentant une veue générale de Vincennes, commencée par fé D RISSART. Lee 5oott
19 décembre : au s° Le Brown, graveur, pour des planches qu'il a fait graver des desseins de la grande orangerie de Versailles el du grand aqueduc de la plaine FLN LE D PET R SANS dr Rai ne Lit 80ut
JARDIN ROYAL
Pour Pentretenement du Jardin Royal des plantes et des
officiers qui y servent. . ... és be jus. 2, 'ahoopé
26 décembre : à Maurice, jardinier, pour sept cents cloches de paille et sept païllassons de couche fournis au Jardin honal es it Rene 1434 10°
ÉGLISE DES INVALIDES
LA Pour la continuation du bastiment de PEpglise des Invahein ne ec NS AR REA LACS A 100000!
21 mars-2/4 octobre : aux entrepreneurs de l’église des Invalides, sur leurs ouvrages de maçonnerie (13 p.) PRE NCUR ER SUP SR AP A D SE SION
ÉGLISE DE L'ANNONCIADE DE MEULAN
Pour employer à la construction du bastiment de Péglise des Relligrieuses de l’Annonciade de Meulan.... 20000
1/ febvrier- 7 novembre : à ALAIN, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie (6 p.)......... 21000 26 febvrier-7 novembre : à Perir, charpentier, sur ses ouvrages de charpenterie (3 p.)............. hzoot 18 avril : à Duvaz, sur ses ouvrages de couverture. . RE EE POSER OS OS PA TRE A CR A AE 1000 7 novembre : à Curor, sur ses ouvrages de serrurerie. A RAT DAMES AN ee LES A LEE Fée 1200 À Le Roy, sur ses ouvrages de plomberie... . 15oofi
Somme de ce chapitre. ......,. 29400
LOYERS DE MAISONS
Pour les loyers de maisons. ............. 10000
18 juillet 1683-30 janvier 1684 : aux enfans du feu s' Perir, contrôleur des bastimens du Roy, pour une année du loyer d’une maison sçize à Versailles, à eux appartenante, occupée par le s' Le Fegvre, controleur des bastimens, pour ladite année (2 p.)......... 1800
25 juillet: au s° Porrrincourr, pour le loyer pendant six mois d’une maison sçize rue Saint-Honoré occupée par les officiers et pages de la grande escurie à Paris... PNA AU PNA RL RNUR EE PA Ets RO
Pour achever les ouvrages commencez au chasteau de Saint-Germain, tant pour ce qui regarde les cinq pavillons attachez au corps du chasteau que pour les ponts des entrées et l’abreuvoir, la somme de. ......... 5ooooot
MAÇONNERIE
10 janvier- 14 novembre : à Taévenor et Le Musrre,
sur leurs ouvrages pour achever les pavillons qu’ils ont-
conmmencen (4% passe dirt x AS 99900 10 janvier-21 novembre : à Le Maisrre, pour ouvrages commencez par le s° ne La Rue au pavillon de la Reyne et en divers endroits (42 p.)........ 85300tt 17 janvier-19 septembre : à Luvé et pe Corte, sur leurs ouvrages de maçonnerie au nouvel abrevoir (35 p.)
RES SOLE SU EU ANS SU Ro lee dal CL SR DON 29 juillet-8 aoust : à Bruneau, sur les murs du jardin des aka ph A PRUA AM AE bia re Look
Somme de ce chapitre. ....... 217450t
CHARPENTERIE
10 janvier - 5 décembre : à Ausgrr, charpentier, sur les ouvrages qu’il fait aux nouveaux pavillons ct au bastiment du vieux chasteau de Saint-Germain (46 p.).. 44goot
COUVERTURE
3-10 octobre : à Caaruez, sur la couverture du pavillon de lHorloge et rétablissement de l’hostel de la CHancoloner api dre el is ee 500tt
MENUISERIE
10 janvier- 25 avril : à la veuve Lavier, sur la menuiserie pour planchéer et couvrir deux batteaux pour transporter des cerfs de la forest de Compiègne dans le grand parc de Saint-Germain (11 p.)........ 37oot
14 mars 1683-9 janvier 1684 : à elle, sur le pavillon
dela, Rés: er D RE a Re à 2700 21 mars-20 juin: à elle, sur la machine du chevalier MORLAGNE ES DE) CU PALAU ne An 1100
28 mars-3 octobre : à elle, sur la menuiserie des appartemens du chasteau (22 p.)............ 10150 k-18 avril : à elle, sur la démolition de menuiserie des lambris et platfonds du vieux chasteau (3 p.). 85ott 17 janvier 1683 - 2 janvier 1684 : à River, sur la menuiserie au pavillon de Madame la Dauphine (37 p.).…
sons ne nie DU ue AUS PS ND MA TP OITON 14 mars-29 aoust : à Niver, sur sa menuiserie au pa- Von. Ge Rene Pr LR Le à h25ot 10 octobre : à luy, sur idem au pavillon de la salle des LUE RÉ PER PAS A ON SR NES OU Re ET 200
14 mars 1683-92 janvier 1684: à Veiczer, sur sa menuiserie au pavillon de la Reyne (17 p.).... 498ott
14 mars 1683 -9 janvier 1684 : à Care, idem (10 p.) PE AS AN SR A AR SAONE dE A GO 3925
359 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROL. 360 28 mars-3 octobre: à luy et Fonrviezce, idem (19 p.) LUS GENE jo ANA ER ARS 9050ok SGULEFERR 10 octobre-21 novembre : à eux, sur leurs ouvrages Néant. à l'appartement du Roy (5 p.)......... Or 1500 RATER Somme de ce chapitre. ...... RAA 91 mars: à Lix, marbrier, pour réparations à plusieurs chambranles et foyers du chasteau............. 73% SERRURERIE.
10 janvier 1683-2 janvier 1684: à RouLuier, serrurier, sur le gros fer qu’il fournit au chasteau de Saint-
Germain (AA p:)e:: rsnieeuene-ese 20749 19° 9° 31 mars- 18 avril : à luy, sur la machine du chevalier” Morzann (5 p.)....... us des RE RSR EE 2150 11 avril-30 may:à Gervais, serrurier, sur les balcons de fer (5 p.)..::... ARS Le NE UE RE" 3000!
6 juin-3 octobre : à luy, sur ses consolles (13 ni ORNE RES ENREMAS D ND tete DUO a9 aoust- 26 septembre : à Durewar et Terurier, sur leurs ferrures (3 p.)...................... 55ott A Prupewr et Douer, idem (3 p.).......... 51of À Caumonr et consors, idem (3 p.)........ k5of
Somme de ce chapitre... 335ooff 19° 9°.
VITRERIE
Néant.
PLOMBERIE
10 janvier- 18 avril: à Le Roy, plombier, sur ses ouvrages du cinquième pavillon de Saint-Germain (12 p.) A RO PE UT nt se ADD
26 décembre 1683-92 janvier 1684 : à luy, pour le plomb qu'il a fourni pour la couverture de la chapelle, à 1334 le milier, en table et tuiaux (2p.).. 5256 7° 3°
28 febvrier-2 may : à Lucas, sur les Luiaux qu'il fournit à la machine que le chevalier Morzanp fait au vieux chasteau pour l'élévation des eaux (7 p-):....: k205 10°
91 mars : à luy, pour journées employées à séeler les pierres de la tour qui porte l'horloge. .......... 30h
20 juin : à luy, pour avoir rétably la lanterne de l'hor- 18 juillet : à luy, pour démolition des plombs des ma-
11 avril : aux garçons plombiers qui ont travaillé aux
loge. .........s....sesr.sreresss chines du chevalier MorLanD..............
ouvrages de lad. machine pendant neuf semaines. 855#
Somme de ce chapitre... .. 22549 7° 3°
PEINTURE ET DORURE
18 avril-28 novembre : à Poisson, sur les impressions de blanc à huile qu'il fait aux planchers (26 p.)...
FOUILLES DE TERRE
10 janvier-15 aoust: à Manon et Récré, sur leurs transports de terre pour eslargir le fossé du chasteau de Saint-Germain (29 p.)................... ho5ott
7 febvrier-21 mars : à Le Cousrizcté, sur les recoupes qu’il fait battre sur l'allée en retour du bout du grand 230h
16 may-11 septembre: à RapalLes, sur le sable de rivière qu’il fournit pour le grand jardin (15 p.). 2748#
27 juin- 11 juillet: à Germain, sur ses transports de terre (3 Deere PAPE ES OMR Et 547 17° 6°
92 aoust: à CnarPenTiER, sur ses transports de terre.
jardin(ap.)...........:.........., is
TE RE A RER LÉ AR NE Le 120 19 septembre -28 novembre : à luy, parfait payement des recouppes qu'il fait voiturer sur les allées du grand jardin en face du vieil chasteau (7 p.).-.. 8334 0° 10° 18 juillet - 1° aoust : à Gowrier , parfait payement des transports de terre pour découvrir et visiter l’estat d’une carrière (3 ph... 5oott 1% aoust : à Frapes, pour le deuxième labour qu'il a fait des plants des nouveaux pallis du grand parc. 1 7o 22 aoust-28 novembre : à DeLALANDE, parfait payement pour ses recouppes (2 p.)..:.-......: 1298 4° 5 décembre: à Beniene Micxor, pour avoir visité et toisé les ouvrages du chasteau pendant sept semaines. 105i A Maras, Girauur et Fonrane, terrassiers, pour rigolles qu’ils ont fait pour la conduite des eaux au nouvel
ADTEUNOIN SE de NE PRE me rue Got 6° 10
Somme de ce chapitre... ...
OUVRIERS À JOURNÉES
10 janvier-11 septembre : aux ouvriers qui onl transporté des démolitions du chasteau de Saint-Germain-en- Laye et voiluré des recoupes au bout du nouveau jardin (agp) UT SDS CRETE 67574 8° 6°
10 janvier-28 febvrier: à ceux qui ont travaillé à faire des routtes dans le grand parc (7 p.)...... 630
31 janvier- 19 décembre: à ceux qui ont serré de la
glace (3 p).-.........:.......... 1060 o° 8° 7 febvrier-7 mars : à ceux qui ont nettoyé les boues (a p).....1......4.4 neue 165 15°
28 febvrier-7 mars : à ceux qui ont espierré et régallé
cons Dé n'en
dans toute l’éténdue de la carrière des chevaux de course entre Hachère et Garenne (2 p.).......... Baë8tt 11° 16 may-10 octobre : à ceux qui ont travaillé à la machine du chevalier MoncanD (19 p.)....... 3674N 11° 3 octobre-19 décembre : à deux dessinateurs et divers autres ouvriers qui ont travaillé au chasteau (13 p.). de TO Se ra tn te SR elotst 28 novembre : aux ouvriers envoyez en divers endroits pour affaires concernant les bastimens. , ...... 111 15° 21 novembre-26 décembre : à ceux de la machine de Palloue (ons dinar . 206 18° 4° 2 janvier 1684 : à ceux qui ont recouvert de terre la voûte de l’aqueduc de l’abreuvoir. .......... 88#10°
Somme de ce chapitre... .. 13973# 9° 6‘
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
10 janvier: à Jaques Pangzain, pour avoir ramonné deux cent trente-une cheminées au chasteau de Saint- Germanie en A RE Aer St os
10 janvier 1683-1° janvier 1684 : au s° pes Jarnins, pour une année et demie du loyer du moulin de Palfour (SPA EUR er UD US LT sado 67
10 janvier-11 juillet : à LamgoTré, pour avoir entrelenu la machine de Palfour pendant trois quartiers CODES see A TR AL EE a D SON
1o janvier-23 may: à German, charpentier, pour avoir rétably les escarpemens de la closture du grand parc 34148 8° 20 juin : à luy, pour avoir achevé de démolir une an-
depuis Poissy jusqu’à Conflans (12 p.)......
cienne voûte abatlue. . ... Maude . 360 19° af 17 janvier : à la veuve Bezurer et Le Cousriczié, pour l'entretien du nouveau jardin en gazon pendant le quartier: d'octobre dernier: . à. 24 M 4840414210 Soot 17 janvier-95 avril: à Paurn et Le NormanD, pour loyer et conduite de deux batteaux envoyez de Compiègne pour voiturer des cerfs (5 p.)............... 1944 24 janvier-3 octobre : à Jo, dit La Pointe, pour l'entretien des palis qui renferment les nouveaux plants de la forest et grand parc (a p.)............. 250 31 janvier - 11 juillet : à Jean pe Lacanve, pour avoir entretenu de labour et tontures les palissades du bosquet et du petit parc pendant les six derniers mois 1682 et les six premiers 1683 (2 p.).............. .. oo 16 may: à luy, pour charbon employé pendant l’hyver dernier à la conservation des plantes. ......... 92964 18 juillet: à luy, pour avoir rélably de perches et espines la fermeture du bosquet du grand jardin en face du chateau... Éd A PUU 265 AO 31 janvier : à La Fosse, serrurier, pour ouvrage et
LEE ESS
réparations aux porles du grand parc pendant l’année derniére unie ro ARMÉE A Re LU M À Corgec, pour fournitures et ustancils pour équiper les batteaux envoyez à Compiègne. ......... 58#14° À Mancnann, pour pavé de grais fait au mois de janvier 1682 dans les escuries de Monseigneur. 43 gt 3° 2° À luy, parfait paiement de 37368 5° 10°, pour pavé 2364 5° 104 28 febvrier : à Anseuix, pour une fosse qu’il a vuidée à l'appartement de M. ne Mauzevrier, à l'orangerie du 654 6° 81 7 mars-25 juillet: à Pinaucr, archer de la Prévosté de l’Hostel, pour ses soins à faire fournir les matériaux
de grais fait au Commun de Monsieur... .
chasteaut 4 ii PEN SE RER
à Saint-Germain et voyage qu’il fait en Picardie et Loraine CDR RE ARS Se Ra NE AG Rat
7 mars: à Ragaizes, pour les murs et potagers pour les cuisines de la Bouche et Commun du Roy.........
St TA eee Nate ses... 617 13° 9° 14 mars - 3 octobre : au s' Mezerers, greflier de l’Escritoire, sur ses toisez (Hp.)...... Mais u ose ÉOOON
14 mars-20 juin : à Simon, horloger, parfait paiement pour ses journées et fournitures à Ja machine du chevaler: MOntanD Cape} in hr RS hiU nr 148 10°
14 mars-9 may: à Le Moyxe, fondeur, sur ses ou- Vhagent de: cuivre to pile ie denis ha5oï
20 juin-29g aoust : à luy, sur les corps de pompes et poulies qu’il fait pour la machine du chevalier Morzann GRADE see MED dd a PT A de CO MOON
21 mars: à Bonpeaux, qui a eu la jambe cassée, par SFARNCRUON EN Rue AREA OPEN ST ON
28 mars : à Gonrier, pour rétablissement des palis de la faisanderie de Vézinet..... ARC ET NET 12101000
11 avril: à La Friêcue, tourneur, sur ses ouvrages pour les modèles de la machine.............. 100
25 avril-11 may: à Desprancnes, parfait paiement pour voiture des cerfs de Compiègne (3 p.).... 1464#
25 avril : à Lerièvre, maçon, pour rétablissement des arcades sous la levée au bout du pont de Poissy, servant à la closture du grand parc................. 968:
30 may: à Frapes, sur le rétablissement des treillages des ormes de la grande terrasse du petit pare (4 p.)... A RER TS 4e Hat LR SL RARE DEL Ur un D Gt
23 may: à luy, pour le premier labour des nouveaux plantés ss Ris eRS ER Net A LE aile Le 8 CE
2 may: à Haunesour, pour ouvrages de fer pour les machines du chevalier Morzann......... ND HALO
2 may : à CocLor, pour divers ouvrages de cuivre pour les fontaines du chasteau, ...%,,,...4....,... 95K 8°
A La Tour, qui a esté blessé d’une pierre qui a tué sou cheval, par gratification.............. NRRPGEE Ou a may-18 juillet: à Anroixe L’Escuyer, pour avoir levé et dessiné plusieurs fois les plants des chasteaux (ph dames. su SIA td LENS LE To ON Q may: à la veuve Lavier, menuisier, pour rétablissement des bastimens faits dans les batteaux, .. 262 10° 9 may-15 aoust: à Le Courier, parfait paiement de 7564 8°, pour ses recoupes (3 p.)....... 5a6 8° 16 may : aux charpentiers et ouvriers qui ont rétably
la roue de la machine de Palfour. ........ gl 18° 16 may-11 juillet : à la veuve Beer et son gendre, pour l’entretenement du nouveau jardin en gazons pendant deux quartiers (2 p.)......:........... Goo 30 may : à OZANNE, pour menues dépenses. 2454 18° Aux tailleurs de pierres, par gratiffication, à cause du May de l’Ascension.. ...............:...4... 110 6 juin: à Verneuiz, pour rétablissement de gazons. . LR AE en ER CURE SON St E BDON À Sarnram», ouvrier blessé, par graliffication. .. 3ot 13 juin : à BarBier, pour soixante-sept caisses de Mate Médue Le Un MA PE SNS O A Buzé, arpenteur, pour ses vacations pendant soixante-un jours qu'il a travaillé à mesurer plusieurs lerres. ..... PAR EME VE EN DE CU Uri O0 13-20 juin : à Le Bas, parfait paiement de ses ouvrages de cuivre pour la machine du chevalier MorzanD (RTS MORE RUES: HAUT A NES Rd ouest IDDN 13-238 juin : à Taneuy, parfait paiement pour pareils ouvrages (aps est es it Art tn most 20 juin-15 aoust: à Brun, serrurier, sur les arbres de fer et pistons qu’il fait pour la machine du chevalier ROMA AMAME) EC Loch) OODON 27 juin: à Harpez, pour rétablissement de pavé... .. 1034 17° 6%
Au chevalier Morcax, pour son remboursement de
Morzanp (6 p.)......
plusieurs ouvrages de cuivre payez à Taux... 213 6°
11 juillet- 24 octobre : aux ouvriers qui ont travaillé à baisser les terres de l’escurie de la maison de Palfour et ve 808370"
1% aoust-10 octobre : à Auserr, sur la charpenterie
à creuser un puizard (4 p.)...........
des puisards pour la machine du chevalier MorranD (6 p.) éd ob ni nee de + ARR DIN
1% aoust : à LancLois, cordier, pour chables, fisselles
etautres fournitures, 5 .usabrereshies see 190
8 aoust : à Lucas, ouvrier blessé, par gratiffication. .
PARC A OPA DATE EP EEE LOUE AE RTS SERRE
15 aoust : à La Rasuière, pour dédommagement du
dégast fait à une pièce de pré par les chevaux qui ont voituré le sable de rivière..,...,..,,....,..,. 454 11 septembre-10 octobre: à Lucas, plombier, sur ses ouvrages de plomberie (3 p.)............ 2300 26 septembre : à deux dessinateurs qui lèvent le plan du chastoau neuf, «64 nu ati nas oise got 7 novembre : à Bruneau, parfait paiement de 604 5° pour les murs de closture du village de Carrière. 54 5°
Somme de ce chapitre... 4510o4ft 0° 11°
10 janvier - 1h febvrier : à Auserr, sur sa charpenterie RD AR SE M Ar ds sea OO 10 janvier-27 juin: à Dusois, sur la menuiserie des .. 43oof
17 janvier-28 mars : à Levé et ve Corre, sur leur
confessionnaux de la paroïsse (10 p.).......
magonneme (7 p. Ji 244 sénat a are root 24 janvier-20 juin: à Rouzuer, serrurier, sur ses vitraux de fer pour les ouvertures des croisées (5 p.)... NS M RUES RULES EM SALUÉ NB ES bis sr ce Sool 31 janvier-11 avril: à CosserTe, vitrier, sur ses ouvrpen (Di) era ds ARE es sta got 7 febvrier : à Le Roy, plombier, sur ses ouvrages. 500f À CHABRUEL, couvreur, idem... ...........,. Boot 20 juin : à Lepace, épinglier, sur ses ouvrages de 61 de PEU PU TN RE EU EE RE DR EE NT ADN
Somme de ce chapitre......... 12950
MARLY
Pour achever le grand pavillon et autres ouvrages commencez à Marly, la somme de............. 200000f
MAÇONNERIE
10 janvier-21 mars: à Barzcy et L'Évée sur la maçonnerie qu’ils font pour achever le chasteau de Marly Gen diner ehadela dd ades mur 000"
28 mars-7 novembre : à Baruuv, sur la maçonnerie des murs de la grande place au bas de l'avenue (30 p.). SN ROUTIER AT LV ut der Deboo
24-31 octobre : à luy, sur sa maçonnerie des ponceaux sur les grandes rigolles du parc (3 p.)........ 2200
14-28 novembre : à luy, sur sa maçonnerie au puisard (Op). in ANR Nes diereee dent « r4of
12 décembre : à luy, sur les bornes qu'il pose. 100f
13 juin-25 juillet : à L'Épés le jeune, sur sa maçonnerie des murs de closture du cimetière du bas Marly (6 paie tri EE pale ft deedhre 14oott
10 janvier-28 novembre : à Rocner, sur la maçonnerie du grand perron et des murs de terrasse (4o p.). 15 158,84 068800
1® aoust: à luy, sur le perron au-dessous du grand perron entre le chasteau et la pièce d’eau de Marly. 2000 3-17 octobre : à luy, sur sa maçonnerie des piédestine (9 pi} Vi PAR CE LS dbbiert
a 4 octobre : à luy, sur idem des murs de closture. 800 5-12 décembre : à luy, sur les pierrées qu'il fait au pourtour du chasteau (2 p.)................. 9270t 10 janvier-28 novembre : à pe Corre, sur la maconnerie du grand bassin au-dessous ! de la grande pièce d'eau (GO Lie era, SSL UD ht Ne po 20 juin-11 septembre: à luy, sur deux rampes de maeches À ne pie Le QU Ne font 19-26 septembre : à luy, sur ses ouvrages au grand porron (spi di SR DURE 4 ARE Lisisooit li juillet- 8 aoust : à MÉNAGE, sur ses ouvrages de maçonnerie à relever les puits des aqueducs vers Marly
OUR ORNE
Somme de ce chapitre........ 18923904
ROLE PODN
CHARPENTERIE
21 febyrier-29 aoust : à La Porte, sur la charpenterie du comble des glacières et des logemens des portes 7850tt
11-926 septembre : à luy, sur la charpenterie pour les eschafauds de peintures (a p.).............. 45ot
des grilles du parc de Marly (22 FR RER
31 octobre-21 novembre : à luy, sur les pieux qu’il fait battre aux pierrées au pourlour du chasteau (3 p.). se se edge à 4 TE 4 NDS te le Sie é et SODI
COUVERTURE
28 febvrier-10 octobre : à Caarnuez, couvreur, sur ses ouvrages aux pavillons et logemens des portiers du parc de Marly (14 p.),. user nur esuueu hraof
17 octobre : à Bror, sur la couverture de chaume des
petits combles au-dessus des DONDES |, +0 eur: 1ODON
Somme de ce chapitre... .... ... A85oîf
MENUISERIE
23 may-19 décembre : à River, menuisier, sur les ouvrages qu'il fait aux offices, cuisines et garde-meuble
du chasteau de Marly (5p.)........,...,.. 19004
SERRURERIE
24 janvier-28 novembre : à Bourré et Forprin, sur
! Le registe dit tantôt au-dessus, tantôt au-dessous
ke
les ornemens de fer qu'ils font sur les portes de la closture du parc et sur diverses fournitures (39 p.). 1980ott
17-31 octobre : à Routier, serrurier, sur ses ouvrages aux deux portes et grilles de fer aux ouvertures
du mur de la demidune (3 p.).............. 1000
Somme de ce chapitre. ........ 2080ott
VITRERIE ET PAYÉ
1h mars-28 novembre : à Mercier, sur les vitres qu’il pose au chasteau de Marly (3 p.)........ 18 avril-26 septembre : à Marcran, sur le pavé de k5ooî
grais employé aux cuisines du chasteau (11 p.)..
Somme de ce chapitre. ......... Gioot
PLOMBERIE
7 febvrier-31 octobre : à Lucas, plombier, sur ses ouvrages à couvrir les murs de face au-dessus des atliques du chasteau (34 p.)........ 25300 9 may-8 aoust : à luy, pour le rétablissement des
plombs des terrasses (2 p.)...... MEtiiisael Gao 10°
21 novembre : à luy, pour les plombiers qui ont travaillé aux réparations des plombs des terrasses pendant 78 15°
Somme de ce chapitre. ...... 260018 5°
Ga SALES. + ne, is aitet
PEINTURE ET DORURE
2h janvier-8 aoust : à Porsson, sur les impressions de blanc à l'huile qu’il fait sur la menuiserie (10 p.).. CAR Re diBane one Lee PO TR TL TR AN SOL ON 28 febvrier-25 avril: à Baprisre et Fonrener, sur leurs tableaux pour poser sur les portes des appartemens du chasteau (9 p.)..... SUR MONS MS SAT à 3900 4 avril- 10 octobre : à Nocrer et consors, sur la peinture à fresque des murs de face du cinquième pavillon
AS D EN PAS RASE RE PAS RRRRUES EST he
30 may-22 aoust: à Bonxeuer et Le Move, sur la
hg5ott
peinture à fresque qu'ils font (15 p.)........ 144oot
25 juillet-8 aoust: à Laisné, doreur, parfait paye-
ment de ses ouvrages CR RE EU Rte ct lof Somme de ce chapitre......... 30010
SCULPTURE ET MARBRERIE
10 janvier-20 juin: à Mazeuine, sculpteur, sur ses
ouvrages du grand sallon de Marly (18 p.).... 4800 13-929 aoust: à luy, sur ses ouvrages aux deux GRoUDpes as De}: Lise AIRE Re Eau
10 janvier-17 octobre : à Jouvener, sculpteur, sur
ses ouvrages du veslibule à droite en entrant au chasteau
DANS PER RARE RENE PM CRE DS
hooît
10 janvier-22 aoust: à Lrxe, marbrier, sur ses ouvrages audit chasteau (8 p.)............... 3000
27 juin-11 juillet : à Carrier, sur les ornemens des portes (4 p.)
27 juin : à Micné Awourerre, pour la sculpture de six cadres posez sur les portes du premier appartement à gauche en entrant au chasteau 290 4° 2°
juillet : à Le Hoxere et Jouvener, sculpteurs, sur leurs ouvrages
15 aousl-17 octobre : à Le Cowre, sur sa sculpture des deux groupes (6 p.)................... 820
15 aoust- 17 octobre : à Vanopsraz, sur sa sculpture du groupe de l’Aurore (3 p.)................ 350!
29 aoust-17 octobre : à Mazère, sur un groupe de figures (3 p.)........................... 300
2 aoust-17 octobre : à LespinGoza, sculpteur, sur le groupe des Attributs de Flore (3 p.).......... 3008
29 aoust-10 octobre : à Lrcros, sculpteur, sur ses ouvrages (hp)... se hoot
29 aoust-3 octobre : à Laviron, sculpteur, sur le groupe des Attributs des Plaisirs (3 p.)........ 3ooû
29 aoust-17 octobre : à Mosrer, sur la figure Le Poinet du Jour (h p.).....:..........2.,40 hooï
11 septembre -3 octobre : à CARLIER, sur deux groupes Capa ee R De ANR Eee Tire 200
19 septembre - 17 octobre : à Vanczève, sur la sculpture des Attributs de la Nuit (3 p.).............. 300t
19 septembre 10 octobre : à Urrrez, sur sa sculpture des Aitributs de Pomone (3 p.)............ ... 300
26 septembre-10 octobre : à Connu, sur sa sculpture du groupe de Vénus (2 p.)................. 200
3-10 octobre : à Prou, sur sa sculpture du groupe des Attributs de la Terre (2 p.)............... 200
3 octobre : à Massou, sur idem
Somme de ce chapitre. .... 1516oft 4° 21
FOUILLES DE TERRES
10 janvier-19 décembre : à Manon et Réczé, sur leurs transports de terres du pourtour du chasteau de Marly (37 p.)..
10 janvier-1° aoust : à eux, sur le conroy qu'ils font
91729 au grand bassin au-dessus de la pièce d’eau (13 p.)...
8000tt ah octobre-7 novembre : à eux, sur leurs fouilles (She 3500 21 febvrier : à Crew !, pour nouvelles rigolles pour
may: à eux, sur les terrasses (4 p
! Ou Ciné.
soutenir les eaux des ravines et empescher le désordre du
dégorgement d’icelles 28 febvrier- 11 avril : à luy, sur l’esgallement qu'il 22634 5°
14 mars : à luy, pour anciennes rigolles du parc....
fait aux terres de l'avenue du Parc (5 p.)....
2574 19° 7° 18 avril-3 octobre : à luy, pour ses fouilles de terre äu réservoir (19: p):: 4 res seule 14858h 1 7° 2 may : à luy, pour transport de terres au bastiment des’cuisinesss lb ; 25 juillet-26 septembre : à Criené et consors, pour transports de terre (3 p.) 11 avril : à GonrsEr, pour nettoyement des aque- AUCS RE | a may: à Aimoxp, pour un batteau qu'il a livré pour servir à la pièce d’eau.......,....,.:,,,.... 454 2 may- 29 aoust : à Nicoue, pour sable de rivière qu’il a ait Yoituner (ep; Ju #2 LION Peut 3651 9° 9 may: à GErmaAIN, pour la coupe et dressement des terres au pourtour des cuisines. .......... ES DOI À Craupe Fontaine, sur ses frottages de planchers. . 250h 16 may: à La Lande, pour avoir abattu la tour de l’ancienne église 6 juin: à Raparzces, pour sable de rivière. 288 5° 29 aoust-19 septembre : à RasraRD, sur ses transports de gravois (2 p.) 19 septembre - 19 décembre : à Lecé, sur le gazon Qu'H DO TO De ee ue dia r-es ++. 10987 À Hanran et consors, sur le gazon qu’ils posent (10 p.)
26 septembre-17 octobre : à Grarr, parfait payement pour les rigolles qu’il élargit (3 p.)....... 5184 3° 8° 24 octobre : à Couinor, sur le treillage d’un modelle de berceau entre le cinquième et sixième pavillon. 100
Somme de ce chapitre. .…
ROLLES D'OUVRIERS ET PARTIES EXTRAORDINAIRES. 17 janvier - 21 febvrier : à Mévace et Quérecce, pour vuidange et nettoyement d’aqueducs (6 p.). 2646# 13° 4°
28 febvrier - 4 avril : à MénAce, sur ses aqueducs (5 p.)
14-febvrier-7 mars : à René Dave, pour ciment qu’il livre pour les enduits à faire aux murs de face pour la peinture à fresque, parfait payement (4 p.).... 570 28 febvrier-11 avril: à .Norrer, pour quatre-vingtsix contre-cœurs de fonte qu’il a livré au chasteeu de
D di sn. ee, Mods ide ds ee nn ds
7 mars : à luy, pour clouds et chevilles qu’il a four- 1 EPS SAR ER Sade Reel dbane st amie vf 21-28 mars: à Bouranp, parfait payement de 720 pour chaux qu’il fournit (2 p.)............. .. 720 13 juin : à luy, pour 7 muids 1/2 de chaux... 2854 209 aoust : à luy, pour 8 muids 1/2 idem. ..... 306# 21 mars : à GoNriIER, pour avoir comblé de terre le derrière des aqueducs de Marly. ....... CPR TT 2 may: à luy, pour paille longue pour couvrir deux glacières dans le parc........... dé See Aa 18 avril-25 juillet: à Le Maine, sur ses robinets d’un pied et de huit pouces pour les conduites des fontaines, parfait payement de la somme de 4767 6° Cp dues à ide de A Le AE 22678 6° 29 aoust- 19 septembre : à luy, sur un robinet d’un pied pin mass el eu das sea à Gao 16 may : à Daracon, pour 672 aunes de toile qu’il fournit pour faire des bannes pour les peintures à fresgén dede ten et op ang het re 23 may-15 aoust : à luy, parfait payement de 20184 L° 6° pour toile qu’il a fournie (6 p.)... 2018# 14°6% 16 may : à Fonraxe, parfait payement de 5254 10°
h7of 11°
pour avoir frotlé et mis en couleur les parquets. 2754 10° 15 aoust : à luy, pour planches qu'il a mis en couour és er ee one. sa Sel 30 may: à Raouz Goparr, pour cinq muids un quart de chaux qu'il a livré pour faire les enduits... 1994 10° 6 juin : à Ménacer, pour ce qu’il a payé de fournitures pour mettre les planches du chasteau en cou- OR TON 20 juin : à Rousseau, pour vingt-huit eschelles et autres ouvrages de charonnage pour les peintres. 116 4°
À Fisse, par gratificalion, à cause de deux bouriques qui ont esté écrasées et de sa servente blessée. ... 3ott 25 juillet: à Dossr, pour treize journées de ses voitures employées à charger les pierres d’aulour de la PIC EE AL he ed daaaene ces des TT 1° aoust : à luy, pour seize journées à quatre chevaux et douze manœuvres pour charger et décharger les matériaux du pourtour de la face du chasteau..... 2911 4° 8 aoust : à Consec, pour divers cordages. . 2054 11° 19 aoust-11 septembre : à Guérin, plastrier, pour plastre qu’il a fourni pour les groupes de figures (3 p.). “Hé ain ass RS Le à Dre 4 RES EE TS SO 0 3 octobre : à la veuve VErRET, pour six muids 1/4 de plastre pour les groupes de figures... .......... 954 10 octobre : à elle, pour trois muids 1/2 idem.. 364
2h octobre : à elle, pour deux muids idem... .. 244
24 octobre : à Buré, pour avoir gardé les nouveaux plants dans la plaine de Marly pendant un mois... 304 21 novembre : à DesrouLztés, qui a esté pris sous les tegses par grabification. 212, dhinhn En Le . 30h À Deruzé, pour remboursement d'outils. ..... A4tt À Le Jonecrur, pour nettoyement des aquedues de la montagne et rétablissement d’iceux..,...,. 3384 7° 8% À Lecé, sur les paillassons qu'il fait autour des appentis des groupes............ PAR GA ET PRE 0) OU 5 décembre : à Roué et consors, pour avoir nettoyé le fonds de la grande rigolle au saut de Marly... . 3ott 10 Janvier 1683-32 janvier 1684 : aux jardiniers et journaliers qui ont dressé les terres du pourtour du chasteau et autres endroits (49 p.)..... 66574 14° 6° 1 A febvrier : à ceux qui ont travaillé à faire une glacière..... di D eee EL PET Ed ane 71213 9° À ceux qui en ont fait la maçonnerie. .. .. 57 5° À ceux qui ont fourni de la paille. ....... 2071 6° 8 aoust-7 novembre : aux maçons qui ont travaillé aus ton die CDs ST sis 269 8° L avril-13 juin : aux manœuvres qui ont travaillé aux
crépys pour pendre à fresque (4 p.)..... 1251 9° 10
30 Mmay-13 juin : aux ouvriers des démolitions (4 p.).
MN An Se io de sé das du sise 3981 9° 25 juillet : aux charpentiers, pour nettoyement des aquedues. ....... As PR POS 250
Pour les enceintes de palis à faire dans la forest de
Fontainebleau. ......... SR MINE AE De ... Dboooo!
17 janvier-o may: à Saurer et Morrizzon, entrepreneurs des palis de la forest de Fontainebleau, sur
leurs ouvrages (Sip:)... 4... lu. PARA .. 31000 17 janvier - 29 juin : à eux, pour les labours et plants CS poh didetus RAT AE ... . h6ooût 10 mars-29 juin : à Sorer, menuisier, sur le parquet don colle: dit Daft DU Line .. 2200N 22 may-19 décembre : à luy, sur ses ouvrages de ménnisere (pu). ARR TANT PP 1600 13 octobre : à luy, pour vingt-trois guéridons sculptez et-doper pour’ 1e: Roge > da) it es 760 22 may-19 aoust : à Morrizcow, charpentier, sur ses vbfiapbel (di p)é ass os cn Ci see 300 17 janvier-3 octobre : à luy, pour menues dépenses (asp) 0 Vas RE PRES SUP k6o1t o° 8°
24 janvier: à VariN, pour son remboursement de deux cent trente perches à erocq qu’il a acheplées pour
soutenir les maronniers d'Inde qui sont plantez dans le 170h
23 mars-19 décembre : à Varin et Hansan, sur leurs ouvrages de maçonnerie dans l'appartement du surintendant au chasteau de Fontainebleau (5 p.).....
22 may : à Harsan, sur ses réparalions de maçonne-
LUS S MONS . 6ooï
23 mars-15 aoust : à la veuve pu Cnewin, sur le pavé de la cour du cheny (4 p.)...
26 septembre- 19 décembre : à Jaques Ducnemin, paveur, sur ses ouvrages pour la descente de la forest du costé de Chaïilly et autres ouvrages de pavé à Fontainebleau (3 p.) .… Boot
19 décembre: à luy, sur ses ouvrages de pavé dans la rue de l’Abreuvoir. . . .
a may: à GazraxD, ayant le soin et nourriture des cignes de Fontainebleau, pour les vingt qu'il a eu d’augmentation pendant le quartier d'octobre 1682 et celuy de janvier 1683, à raison d’un sol par jour pour cha-
22 may-15 aousl : à la veuve Rossiexo, sur ses ouvrages de serrurerie (2 p.)................. 7ooû
aa may-109 septembre : à la veuve GRroGNET, sur ses ouvrages de couverture (2 p.)....
8 aoust- 19 décembre : à Tarzzanp et Simon, sur leurs labours des petits plants dans l'enceinte des palis (6 p.).
Hide hgooï
19 septembre-3 octobre : à eux, sur leurs routtes
(a p.). > Leone
7 novembre-19 décembre : à eux, sur leurs trans-
ports de terre pour la descente du chemin de Chaïlly à Fontainebleau (3 p.)............. ee 00"
7-28 novembre : à eux, sur leurs fouilles de terre pour le réservoir du jardin de la Charité (2 p.).. 30of
a1 novembre : à eux, pour 408 septiers 1/8 de gland qu'ils ont amassé dans la forest et voituré à l’hermitage 499$ 19° à eux, sur les labours de la Pépi-
Saint-Louis, à 24° 6° le septier 28 novembre :
routtes qu'ils nettoyent pour la chasse (2 p.)... 1200 19 septembre - 25 octobre : à Gougr, Hasrié et Hamon, 28 novembre, à eux, pour travées de parquet pour k73h 3° 13 septembre : à Harié et Hamon, sur leurs routtes. . 1000k
31 novembre : à Harté, parfail payement de 1620
sur les routtes qu’ils nettoyent (3 p.).........
mettre les perdrix et routtes au pourtour... .
ns
pour plan de chesne qu’il a arraché dans la forest. 238
8 aoust : à CGuaricon, pour nettoyement de fossez au 1534 8° 15 aoust : à Harvy, taillandier, sur ses ouvrages. 100
pourtour du chasteau ..........
13 septembre: à Guizremer et consors, pour neltoyement des canaux du jardin de la Kontaine.. 258# 8 6° 19 septembre : à M. ne Sanr-Herem, pour remboursement de la dépense qu’il a faite pour avoir des per- ; Chr 10°
À Denis Leczerc, maçon, par gratification.... 200 28 septembre : à Dusois, sur ses peintures et dorures au chasteau Mhsé GS wide 00 3 octobre : à Besongr, pour quatre cents taupes qu’il
a prises dans les jardins et parc du chasteau, en 1682 et 100% .+1, A ER . Got 3 octobre : à Bizrauoez, arpenteur, pour {rente-neuf journées à lever le plan des environs de Fontainebleau 164 5° 5 décembre : à luy, tant pour luy que pour ceux qui
et marquer des routes pour la chasse. . .....
luy ont aydé à travailler pendant quarante-une journées
dans les grands palis de Fontainebleau et aux routtes
à Jeaw Cuarcor, dit L'Ex-
ranr, sur ses couvertures de paille à la petite escurie du Roy et de Monseigneur (2 p.)....
13 octobre : à Jaques Veron et veuve Arxouz, pour
renouvellement tracées..
3 octobre-19 décembre :
8 perches 1/4 de terre occupée par le lavoy du provenceau (sic) qué le Roy a fait faire pour la comodité du public derrière les murs du parc du chasteau de Fontai- Noé isa vies à marie PE ER EL
31 octobre: à Vanisse, pour cinq cent-deux cheminées qu’il a ramonnées, à 8° chacune, et trois cent vingt-cinq qu'il a visitées, à 3°, au chasteau, en 1683. a4gt 11°
5 décembre : à Mancmanp, laboureur, pour labours, fumiers et semailles dans sept parquets, contenant 17 arpens 63 perches sur les bords et ez environs de la fo- 1931 18°
9 mars: aux ouvriers et charetiers qui ont remply de
Teste er Cros
glaces les six glacières du parc de Fontainebleau, 1405 7, et 100 au s° La Tour l’aisné, en considération du soin qu’il a pris à faire serrer lesd. glaces... . 1 5obit 7° 13 septembre-19 décembre : aux ouvriers qui ont 10944 4 1°
13-31 octobre : à ceux qui ont travaillé dans le parc et dans le jardin de Fontainebleau (2 p.). 2094 17° 4°
2h octobre: à ceux qui ont ballayé dans le chasteën et travaillé en divers endroits des jardins. .... 3a5 5°
7065at 11° 7°
travaillé en divers endroits (7 p.)
Somme de ce chapitre...
EE OP PONT PO PE PT UE CT OS SEPT
FONDZ LIBELLEZ 1.
23 janvier : aux 8° François et Bains, directeurs de la compagnie du Sénégal, pour 657 nègres qu’ils ont fait apporter dud. Sénégal dans les Isles de l'Amérique et de Cayenne, suivant l'ordonnance de fonds expédiée. 657ott
17 febvrier : au s° Le Nosrre, par gralification 168», en considération du service qu'il a rendu dans les jardins des Maisons Royales.................. 3000
21 febvrier : à Domwinique Cuccr, ébéniste, parfait paiement de 16000 pour deux cabinets d’ebeine enrichis de quantité d’ornemens de bronze doré pour le RON EE No aan La ide leo OO OUI
29 mars : aux s° François et Bains, directeurs de la compagnie dud. Sénégal, pour 756 nègres qu’ils ont fait apporter du Sénégal aux Isles de Amérique... . 7560t
2 may: au s° DE Luerr, trésorier général de la marine, pour là culture, achapt et envoy des oignons de fleurs destinez pour les jardins des Maisons Royalles.
A AN A DS UD PARLE EN a 10000k
23 juin-19 décembre : aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant l’année 1683 (2 p.)............ ... 6oootl
7 juillet : aux héritiers de feu Déronvame, orfèvre, parfait paiement de 1530154 10° pour deux grandes bordures de miroirs d'argent cizelées pour le Roy, pesant 3477 marcs 5 onces............... 4515# 10°
Au s° Gopgrroy, commis à la garde des titres de la Chambre des Comptes de Lille, pour son remboursement des dépenses de lad. Chambre depuis le 1° aoust 1689, jusqu’au dernier décembre aud. an.......... 3920h
Aux s® Hinpner et Tnoué, interressez à la nouvelle manufacture de Villeneuve-lès-Clermont, au port de Marselle, pour cent soixante-deux pièces de drap de la manufacture, qu’ils ont envoyé à Constantinople, à raison de 10 pièce. ...... D TOR PE ne D DT] |
Aux hériliers du feu s' Wanin, pour une figure du Roy faite par ledit deffunt Wan. .......... 7000ft
18 juin : au s° PgrRoT DE LA Mazuaison, conseiller en la Grande Chambre du Parlement de Paris, pour 123 arpens 1/2 de bois taillis avec les bois anciens de haute futaye et baliyeaux, et 27 arpens de pastures et bruières a ere de Of eu din mie Aux prieur et religieux de l’abbaye de S'-Germain
* Ce chapitre ne renferme que des ordonnances, tandis que presque tous les autres n’ont que des ordres.
des-Prez-lez-Paris, pour le prix de la terre et seigneurie de la Selle et dépendances. ....,......... 2925ot
25 juillet : aux prieur et religieux de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prez-lez-Paris, à compte de 297200 pour prix et non-jouissance, pendant quatre années, de 1167'arpens deco, Lieu Le, 100000!
19 aoust : au s° Foruonr !, banquier, pour neuf colonnes et deux cent soixante-deux blots de marbre blanc et couleur, des Pirennées et Languedoc, qu'il a livrez au magaëin du Roy: 404. és ion 1930968 8° 44
26 septembre : au s° comte Dassy et la dame, sa
femme, pour prix de la terre et seigneurie de Bougival GE DORA: Le had ni h3100t
2h octobre : aux doyen, chanoines et chapitre de l'église Saint-Thomas-du-Louvre, pour employer au rétablissement du pillier et clocher de ladite église qui est EE 1 à à ARS AT AO DES PIE PRIS Le Aie 3000k
14 novembre : au s° ALvarez, pour son remboursement de plusieurs tables et tableaux qu'il a acheptez à Rome et livrez pour le service du Roy. ....... 139)ot
16 novembre : aux s° Mer, Launay, Germain el Cousiner, orfèvres, à compte de quatre chandeliers d'argent qu'ils font pour la grande gallerie du chastease nee sn ae A ta a ae A En .. 22800ot
28 novembre : au s' Launay, à compte de douze girandolles d'argent qu’il fait pour le Roy...... 10000
12 décembre : au s° Germain, pour deux chandeliers d'argent à six branches pour S. M... hgogf 16° 2°
Aux s* Loi et De Viccers, orfèvres, parfait paie-
! On lit au registre, à la fin de ce chapitre, la note suivante :
«A janvier 1685 : l'ordonnance du 15 aoust 1683, payable au s° Forwonr, enregistrée cy à costé, est déchargée de 1a somme de 93096! 8° 4° et ne subsiste plus que pour celle de 100000! pour, avec 59000! que led. s° Formonr à reçeus, sçavoir : 30000! du s° Le Besque, trésorier des Bastimens en trois payemens : le 1°, le 11 juillet 1665, de 10000; le 2°, le 1° septembre, de 10000; le 3°, le 17 dud. mois de septembre, de 10000; plus du s° Dessarins, sculpteur, le 29 juin 1679, 10000, pour un blot de marbre blanc livré à M. le duc pe La FeuILIADE, par ordre du Roy; des héritiers du feu s° Axaia, le 18 mars 1683, 18000, provenant des deniers restez en ses mains des fonds qui luy avoient esté remis pour employer aux affaires secrettes, et 10001! qui sont restez ez main dud. s° Forwonr sur une lettre de change de 3333 escus 1/3, fournie le 13 juillet 1679 à M. le cardinal D'Esrrées sur Munich, faire lad. somme de 159000 le surplus montant à 340968 8° 44, ayant esté déduit aud. s' For- MONT, par ordre du Roy, sur le prix desd. marbres.»
ment de 524994 6° 8° pour quatre grands escabelons d'anbent suis... se 44 1e 40 Batoatt 68?
Au s' Le Nosrre, par gratification, à cause du service qu'il a rendu dans les Bastimens en 1683..... 3000! Au s' Le Boureux, par gratification, à cause du soin qu'il a pris des orangers de Fontainebleau. . . .. 30001 Aux s° German, Lom et pe Vizers, orphèvres, à compte de six grands guéridons d'argent qu'ils ont entrepris pour le service deS. M.......... ... 20000
Somme de ce chapitre... . 625h45ott 9° 3°
CHAMBORD
Pour les ouvrages ordonnez par le Roy au chasteau de Chambord, tant pour les jardins, que pour rendre le tour du chasteau logeable, la somme ler A est iTononot
11 janvier : à Jean Cuisinier, ayant l’entretenement de la maçonnerie du chasteau de Chambord et escuries nouvellement construites, pour led. entretenement pendant l'année écheue le 1°’ octobre 1682........ 220
8 juillet 18 aoust : à luy, sur sa maçonnerie (3 p.).. ANR D PS UROdE Nbe te da ei à ee LOG DO
11 janvier-3 novembre : à Rasv, charpentier, sur l’'entretenement de la charpenterie (13 p.)... 16210ît
11 janvier- 19 décembre : à Tesnien, idem de la couverture (19 p.)........:..........e..s .. b7boî
À Boxer, idem menuiserie (13 p.)..... 5210 15°
11 janvier-18 aoust: à BEAausOUAN, idem de la serrurerié (10 p.)....s-ecve Si biere eV: D0M0T
11 janvier-23 may: à Mancery et Le MarcuanD, idem de la vitrerie (B p.)...:....,...........:.. 660
11 janvier: à Genprier, idem du pavé. ...... 150
À Derins, idem des frottages de parquet et nettoyement des cours..... RS AR AMEL E NRA EU a NO
17 janvier-3 novembre : à GLémenr et Mocquor, sur leur maçonnerie (13 p.).............. ... 478oof
17 janvier - 3 novembre : à Porrevix, sur sa charpenlente (49h hat seu PDP PU .... 3hoooûf
17 janvier-3 novembre : à Tannevor et Maucé, sur leur menuiserie (11 p.)....... Es 2.42, 97001
17 janvier-18 aoust : à Le Roy et Couransson, idem CT pAEUNE PR Rt es nete tit, O0
17 janvier-3 novembre : à CuviLLier, sur sa serrureriei( te Dlse cie ssbiasret nine Le béttiete à: TOO
17 janvier: à Cormier et Beausouan, sur leur menueres ab see Li LUS ALU head cos die da RGON
17 janvier -5 décembre : à Loisrron et Roserr, terrassiers, sur leurs fouilles et transports de terres (13 p.).. LS ALAN TUE MT TOO es RAA ESS . 32000
12 febvrier-23 may : à Bruner, sur sa maçonnerie à l'église (5 p.).s sn E Uma 0 Déteh see A 2 000 12 febvrier-5 décembre : à Cormier, sur sa serru-- One AD D ET be ete eee Mae 1908 13* 12 febvrier-19 décembre : à Augry, paveur, sur ses ÉRAE TAA DD eat haist ent ateliers ALLOUS 12 febvrier-13 septembre : à Cuarzes D'Or et con— sors, sur leurs ouvrages de vitrerie (7 p.)..... 1200 12 febvrier-19 décembre : à Desconerz, pour em— ployer aux menues dépenses (8 p.).......... 18o0f 5 may-6 aoust : à Marrinor, sur la nouvelle horloge qu'il fait pour le chasteau (4 p.)........... . 8oootit 23 may-13 septembre : à Le Honcre, sur les im— pressions de grosse peinture (6 p.).......... 1700ff 17 juin-18 aoust: à Mazeune, sur sa plomberie PA ie PS NT ES hide ... 11008 8-925 juillet: à Iuserr, sculpteur, sur ses ouvrages la nee A PR dE A EUX à dns SOON 8-95 juillet : à Ginanp, autre sculpteur, idem (2 p.) ruiihe RE AE La à AE de POP CL 8 juillet- 18 aoust : à Jacouer et son associé, sur leurs ouvrages de maçonnerie (3 p.).............. 6oof 13 septembre-3 novembre : à eux, sur le régallemenit des allées de la Canardière (2 p.)............ 65oft 18 juillet : à Nicozas Ruezce, pour avoir voituré trois cloches pour l'horloge du chasteau............ 210% 25 juillet : au s° TarBaur, pour ses soins à faire vorturer des matéreaux et faire venir des ouvriers aux bas- DATE IP PL LL L SEE DL 5 décembre : à Prou, vitrier, pour divers ouvrages par luy faits au chasteau de Blois ........... 123 7°
Somme de ce chapitre. .... 196487 15°
Pour lentretenement des couvertures des Maisons Royalles 55: 4402 attebiaetaes SFR 30000
17 octobre 1683-9 janvier 1684: à Esriexne Yvon, ayant l’entretenement de la moitié des Maisons Royalles, pour ses gages de l’année 1683 (2 p.)........ ha 45
17 octobre 1683-9 janvier 1684 : à Dimancue Cua- RuEz, ayant celuy des couvertures de Paris el Saint- Germain-en-Laïe (2 p.).................. 6145
9 janvier 1684: à Camay et Cuammois, ayant celuy des couvertures du chasteau de Compiègne, pour leurs gages JOBS ire anale aide een ras else . hooï
Somme de ce chapitre. ........ 1069of
Pour l’entretenement de l’Académie des sciences et gratificatiion des gens de lettres. ............... 100000f
117 janvier : au s° Lom, graveur, pour deux mil jettons d'argent qu’il a fournis pendant le quartier d'octobre dermier pour M de l’Académie. ............ 2011 260 mars : à luy, pour deux mil jettons fournis idem. . 20484 13° 9° 213 juin: à luy, pour seize cents jetons fournis idem. . 1603 16° 3° 310 septembre : à luy, pour quinze cent soixante jetons a deate RU D
5 décembre : à luy, pour quinze cent soixante jetons
mn ee
nes
EL DR EE A LE AR LEE OR RS es TC RS el AT LA D 1:2 mars-19 octobre : au s° Boxer, tant pour la transcription du Dictionnaire que pour la bougie, plames, papiier, encre et supplément de bois pour le chauffage de M'° de l’Académie pendant l’hyver passé (2 p.)... LS A nn et PE TA a D en à AVS 2 fe AIO OL 114 mars : au s° Carcavy, pour son remboursement des dépenses de lad. Académie, Bibliothèque et cabinet des Médlailles du Roy, depuis novembre 1681 jusqu’en febvrier dérimep es din Qt PEN Air Rage 0" 1:9 décembre : à luy, pour remboursement des dépenses qu’il a faites en la Bibliothèque du Roy, rue Vi- VIeMe en 10000 NU RNA ren AT OE 1:6 mars : au Père Sépasrien, Religieux carme, par gratäfication, en considération de son application aux ratihénatiquen ss dise es a te sai ten 20 mars: à SEVIN, serrurier, pour ouvrages de serrurerie qu’il a faits à divers instrumens de mathémati- FU RE ER RD PE OS CE Ce VU A Forer, serrurier, idem (le chiffre qui était porté ici, 5254, est biffé),
9) juin : à la dame Leresvre, légataire du feu s° Prcarr, pour un quart de cercle et autres instrumens de mathé- AGO a NN A RM en à a der ON
27 juin : au P. dom Jeax Masizcow, et à son compagnom, Relligieux bénédictins de la congrégation de Saint- Matur, pour un voiage qu’il va faire en Allemagne pour la rrecherche des manuscripts et anciens tiltres pour illusirer les divers traittez ausquels il travaille depuis longiémips. si ae Mu zu à sa 20001
Alu s° Marcnaxn, de l’Académie, en considération de son application à l’histoire naturelle des plantes. 1200
A Dareswe, ingénieur, pour diverses machines qu’il SNOMMe 0 UP ST Nr MON
2 aoust : aux cy-après nommez qui vont tracer la ligne mérridienne et travailler à la mesure de la terre,
ACADÉMIES
Sçavoir :
AU EX SÉDILON A A a alles 2 ue OOON AT SE POTENOM A RM Er CCG ON
AS ARNO M AR tt OO ON AUS SE DESDAYES 0 da int ed 02Le à de OO OU At or PÉRNIN 5 00 nn do Pate Le AOOON AUS DEDEBVRES. 0. PM EEE nt . 6Gooï A Se OHASÉLLES CAR M AT RS Tr OO Au s° Gassinr, pour son voyage......... .. 15oof À luy, pour frais extraordinaires. .......... 1500 Au s° DE LA Hire, pour son voyage ........ 1000
À luy, pour frais extraordinaires. ..,...... 1000 9-21 novembre : à luy, 202! pour dépenses faites pour les nivellemens et Goo! pour gratification (2 p.). 8oatt 9 novembre : au s° Oupor, musicien, pour la musique de voix chantée le jour de Saint-Louis dernier, en la chapelle du Louvre, pour la messe de MM. de l’Académie
françoise..…..'. Mo Ébaa ee note de SOON
19 décembre : au s° BourDezin, pour dépenses faites à l’Académie des sciences et laboratoire d’icelle. 1608 3°
Somme de ce chapitre... 32559 11° 7°
ACADÉMIE DE PEINTURE ET SCULPTURE
Pour l’entretenement de l’Académie de peinture , sculpture
et architecture de Paris et de Rome...... LMr00000ù
12 mars : à Cosrou! et Baroy, jeunes sculpteurs, pour aller faire leurs études à l’Académie de Rome, chacun 1 DONPAR LES APE PNR Au AA RES A ae
23 mars : au s° pe LA Live, pour son remboursement de 100008 qu’il a fait remettre au s° Enranp, à Rome, pour les dépenses de l’Académie, et 15ott pour la remise. 10150 2 may-192 décembre: au s° pe B£ausrun, trésorier
ns nn ee
de l’Académie, pour l’entretenement d’icelle pendant les 30 may 1683-30 janvier 1684 : aux s° Girrarn,
trois premiers quartiers de 1683 (3 p.).......
Bruann, Dorgay, Maxsanp et FecrBtex, architectes, pour leurs assistances aux conférences de lad. Académie pendant l’année 1683 (4 p:)...........,:..2 1760 6 juillet : à Gasriez pu Vernay, jeune peintre, pour aller faire ses estudes à l’Académie de Rome..,. aoot 28 juillet: à François Duvivier, pour aller faire ses études à l’Académie de Rome................ 100 6 novembre : au s° CLerc, pour son remboursement de 2200! qu’il a fait remettre au s' Errarp, à Rome...
TO TR EE RE AAA LUE A MR DM A TON OL
| 1 s’agit ici de Nicouas Cousrou, né en 1658.
19 novembre : au s° abbé Bizor, pour quatre petits poinçons d'acier, deux de la teste de Louis XIIT, un de Marie de Médicis, et l'autre d’un cheval Pegaze, pour un revers de Henri INT, à 334 pièce. ............ 139
12 décembre : à Louis pe LA GRANGE, pour son remboursement de Ja fourniture du bois et bougies pour l'Académie, d'architecture. 420 11.14.04. 8oû
26 décembre : au nommé Séserr, pour sa subsistance pendant le présent mois pour luy donner moyen de continuer à apprendre à dessigner el à peindre, à raison de SOU QU AN... RUE Bis vds à SU bb Ave AT
COMPIÈGNE
12 febvrier-10 mars : à GÉrarp, maçon, sur ses ouvrapds te pneu ele Le ue Le 5 BEN À Marié, charpentier, idem (2 p.).......... 18oï À Cauay et Caueois, couvreurs , idem (2 p.). 20ot À Jar et Jaques pe La Ponre, menuisiers, idem (2 p.) RE AREA A RAA LP PE DOM TL LA LE ALORS 2 À Jaoues Le CLerc et consors, serruriers, idem (2 p.). LS A he ee A os LOS A CR GE à DONC 12 febvrier: à Dessarpins, peintre, idem. .... Got 12 febvrier - 10 mars : à Boure&ors et consors, vitriers, ten. (9 pohus es t PRME ER A DAT NOR S 2 + OI À Le Brown, sur le nettoyement des cours et sable DOUTE Jet JandinS Ca pie a Le den date deep» PAON À L’Assé, paveur, sur ses ouvrages (2 p.).... 150f 28 mars : aux ouvriers dud. chasteau, àcompte. 1200 15 aoust: au s° Esmeny, concierge du chasteau, pour son remboursement de ses dépenses pour faire faire des
fossez et ponts dans les routtes de la forest. ..... 192
Somme de ce chapitre......,... 3592
GAGES D'OFFICIEBS.
Pour les gages des officiers des Bastimens et préposez aux ouvrages, la somme de ................. 220000
10 janvier-13 juin: au s° Cassini, pour ses appointemens du quartier écheu le 1° janvier 1683 et les six premiers mois de lad. année (2 p.)........... 6750
22 janvier : au s° BeLriNzant, pour ses appointemens de 1682, à cause des soins qu’il a pris pour le commerce et les manufactures, Aooot, et 2000 pour divers voyages qu’il a faits au sujet desd. manufactures. ...... 6ooot
23 febvrier-17 aoust: aux s° Desrugs et Hinprer DE
Vizzemon !, commis pour l'exécution des règlemens des toiles en Normandie, pour le quartier de leurs appointemens écheu le dernier décembre 1683 etles deux premiers quartiers de 1683 (3 p.)............. amoot 23 febvrier-22 mars : aus° BaizLor, cy-devant commis pour lexécution des règlemens généraux en Bourgogne et Berry, par gratification, en considération des visites qu’il a faites dans les lieux de son département ez amnées 1676, 77, 78, 79 et 1680 (a p.)..42, 2h00 23 febvrier : aux s° Counrecon et Fesre, commis du s’ Becuinzani, par gratificalion. ............. 1200 18 mars-17 aoust: au s° Havarp, commis pour l’exécution des règlemens des toiles dans le Beaujolais, pour le dernier quartier 1682 et deux premiers quartiers 1683 de ses appointemens (3 p.)............ 1350 20 mars-14 juin : au s° Lewgerr, à compte de ses appointemens de la présente année (a p)..... 24oott a may-20 septembre : au s’ Le Brun, premier peintre du Roy, pour ses appointemens des trois premiers quartiers, 1088 (8 ph ss secs ne ae ve HR DDDON 9 may: à CLÉMENT, ayant le soin des planches que le Roy fait graver et de l'impression qu'il ait faire dans sa bibliotèque, pour ses gages. .............., 1900 21 may : au s° Pernavcr, greffier des Bastimens, par gratification en considération du servie qu'il a rendu dans led. Bastimens .. ::.......,..0000 ADOO Au s° Pacois, greffier de l’Escritoire sur ses toisez.. des nai red nues cos ces EE DOD.
26 may: au s' Pruv'aomme, sur ses loisez et arpenlapes U L N TEe 66 ee DD" Au s° Monrieni, commis aux Bastimes, parfait paiement de 1600 pour deux années d: ses gages qui escherront le dernier juin.................. 300of à juillet : à la veuve Riçauzr, préposé au jardin des Thuilleries, parfait paiement de ses ages jusques en julet 4 GBGAU LR EUR UN CNRS SR 0 ON 11 juillet 1683-30 janvier 1684 : à Gémenr Garner, jardinier de la pépinière du Roule, po ses appontemens de l’année 1683 (2 p.)............... 1200 11 juillet : à luy, par gratification. ......... 200 11 juillet 1683-30 janvier 1684 : àLouis Gertain, ayant l'inspection ‘sur les ouvriers qui travaillent aux plants d'arbres des avenues de Vincenns et SaintGermain (pl) us Lies 2 2e 4 8 dt EN AMEN À Louis Le Por, qui a aussy l’inspeciom sur les ouvriers qui travaillent aux plants d’arbrs de Versalles,
! On l'appelle Hmorer De VizzemonD ou æ Wizemonp tout court,
Marly, Clagny et du pare de Boulogne , servant à cheval, pour ses appointemens (3 p.).............. 10001
11 juillet: à Jean Frapes, ayant l'entretien des labours des plants d'arbres des avenues et pépinière de Saint-Germain-en-Laie, pour ses appointemens des six premiers mois 1683.14. 4444524. 4@ait 10?
30 janvier 1684 : à luy, ayant l'inspection pour la garde des cignes sur la rivière de Seyne, depuis Surenne jusqu’à Roüen, n'ayant point d’appointement, par gra tifcdhion 55 Me al UE ei, DO
11 juillet 1683-11 janvier 1684 : à Esrienne Ques- TISSAN, qui a eu le soin de garder et de conserver les arbres des avenues des Thuilleries (2 p.)....... 10ott
11 juillet 1683-11 janvier 1684 : au s'° ne Bravueu, ingénieur et professeur ez mathématiques, qui enseigne à escrire et l’aritmétique aux garçons jardiniers de la pépinière du Roule, pour ses appointemens 1683 (2 p.). Li Farine ee send aile PR ee is 02 UE RUN DONE
13 juillet : au s° Pen, contrôleur des bastimens de Saint-Germain-en-Laïe, pour les six premiers mois de ses gages à mt do elite 260 ble ain dit à FO oi
25 juillet-5 décembre : au s° Marsan, premier architecte des bastimens du Roy, 6oooë pour ses appointements ordinaires pour l’année 1683, et Aooot d’extraordinaires à luy accordez par S. M. (2 p.)... 10000t
15 aoust: à Baizz, portier de la Savonnerie prez Chaillot, pour ses gages des six premiers mois... 15ott
A Truweu, jardinier de Trianon, pour ses gages des sitpremriens mode eds MU ENer TION ns t6t
À Doussor, greffier de PEscritoire, pour quarante-six journées qu'il a employées à vériffier les ouvrages de Versailles. ; 2 aise et te
16 septembre: à Prau, serrurier à Saint-Germain-en- Laye, par gratiffication en considéralion de ses servi- CES ne nés are na te md et AOL RTE DT
29 septembre: à Varin, ayant l’entretenement des arbres fruictiers, par gratification extraordinaire en considération d’un plan qu'il a levé.......,....... 9908
30 septembre : à Jaques Bssster, pour un voyage qu'il a fait pour visiter les forges de Normandie... ... 1001
1° octobre : aux officiers de Fontainebleau cy-après nommez, par gratification 1683, sçavoir :
À la veuve pe Bray, ayant l’entretenement de la moitié dxgrand partent à
À la veuve Porrer, dit Lançgnrier , ayant l’autre moiné 8 0.00:03 à HONOR EE 0 ONDES a LR
À Nicocas Varix , ayant celuy des arbres fruictiers. 200
À Despours, ayant celuy du jardin de lestang. 150
À Nivæco, ayant celuy du Mail..........,, 1004 À Vorriceanr, ayant celuy des batteaux....... 15ot À Musam, ayant la conduite des fontaines. ... 9001 1% octiobre : à Beswarp, concierge de l’hostel d’Albret. é FR NPER A ed ER dl US MO RME ON OS RSS À Tutwrry, concierge de la Vennerie. ........ 6ot 1° octiobre 1683-9 janvier 1684 : à Le Genpre, jardinier dessinateur, qui a l'inspection sur les ouvriers qui travaillent à la construction d’un jardin à Chambord, pour ses sappointemens (2 p.)............... 300% * ocitobre : à La Vorsière, garde de la Prévosté, pour soïxanlte-sept jours passés à Chambord pour faire ... 92684 3 octoibre : à Jamin, concierge de la cour du Cheval Biaût, parpratifieation: 4,400 RU hi ae Lioott
avion Hs oùvhiges. 0 Li uit
3 octolbre: à Jaques Touzuer, concierge de la Surintendance de Fontainebleau, par gralification.... 200% 11 octobre : à Carer, menuisier, par gralification, en considéraition de sa diligence pour les ouvrages du Roy. RAR AQU EN PUS D PEN Éd tra art el er ct Ver AMONT 17 octobre : à la veuve de Gizres Marr, marbrier, qui s’est tué en travaillant dans le salon du Roy à Versalles, pur eratification. : . :,....14 41110. ‘suot 18 octobre: au s° pe LA THuiLuière, pour un voyage qu'il va faire à Rome pour le service du Roy... 1000 Au s° Moncr, garde des estangs des Graissels, pour achepter tun cheval pour faire ses visites. ....... 1104 19 octobre : à Jean Resours, dit La Brie, garde des palis de Fontainebleau, pour une année de ses gages esehout” Île 1"fol sas te ii KA: Bof 21 novembre : au s° Dugois, contrôleur des Invalides, pour le soin qu’il a pris du bastiment de l'église. 15ot À Cavcny, dessignateur, pour ses gages des six pre- RU 0 MINOR RE RENE AR MEUUU LE: LL À Noc:anrer, dit Sainr-Esrienne, qui a pris garde au mortier qui s’employe au bastiment de l'église des Invalides, pour trente journées, à 20° par jour...... 3oû 21 novembre : à Rogerr pe France, qui a pris garde aux objets dud. bastiment pendant quarante-neuf jours, PR EE Ales VEN à ne 0e Of À pes SagLoxs, ayant l'inspection sur les rigolles, pour by ee Gt deal ns AN) es UE Ent . 10of
ons
À la veuve Dessourz, ayant l’entretenement des palissades diu pare de Fontainebleau, par gratification de
r'année n6BD.: 203 INR ECM PEU TT AN 5 meet 28 novembre : aux escrivains qui ont écrit le catalogue Mi ti PANNEAU ES RRS e nT )L
* On a lbiffé des articles concernant Le Vaïrzanr, le Père
5 décembre : à La Viozerre, pour quarante-t{rois journées qu'il à travaillé aux ouvrages des bastimens finis
Au s° pg Samnre-Camuenine, préposé aux ouvrages de
le 29 novembre dernier... .. AL Te PAPONS
S. M., pour ses appointemens depuis le 22 septembre jusqu’au dernier novembre, à raison de 2000! par an... 3834 4° of Au s' Cocnv, autre préposé aux ouvrages de la ma-
ns Nroe ee tete se #10 0 0 ss ce
chine de la rivière de Seyne, pour idem, à raison de 3600ot par an........... Leone 0OOE
Au s',.pe La Fonraine père, autre préposé, pour appointemens depuis le 27 septembre dernier jusqu’au dernier novembre, à raison de 12008 par an, y compris 1008 pour son voyage de Dinant à Versailles. 3134 6° 8°
Au s° pe La Fonrane fils, autre, pour appointemens pendant le même temps, à goot par an, et 100û pour SON VOYAGE. esse cn SA ESRE € SOON
Au s° pe Caumonr, autre, pour appointemens depuis le 16 octobre jusqu’au dernier novembre, à g00 par
An 0 110f
Bierie elle lee je lots)ie do en ie se tee le) eus eo is ie.»
12 décembre : au s' ne Ruzé, contrôleur des bastimens de Saint-Germain-en-Laie, pour ses appointemens depuis le 16 octobre dernier jusqu’au dernier novembre, à raison de 2000! par an................. 246 7° 9°
12 décembre : au s° Micnezer, autre préposé, depuis le 9 octobre dernier jusqu’au dernier novembre, à raison de 900 par an, y compris 6oll pour le voyage qu’il a fait de Sarrelouis à Versailles. .............. 190
Au s’ pe LA Croix, autre, depuis le 20 octobre dernier jusqu’au dernier novembre, à raison de goof! par an, et got pour le voyage qu'il a fait de Strasbourg à Versailles. : 4.12. Les tet 1907
see
Au s' Havseconwe, autre, pour idem depuis le dernier
septembre jusques à fin novembre, à 1 5ooït par an. 250 Aus’ Perror, autre, idem, à 900 par an.... 150 Au s' Le Goux, autre, idem............... 15ot Au s' Le Cour, autre, idem............... 15oû Au s° pe La Bouzraye, autre, idem........... 15ot
2 janvier 1684 : au s° VizziarD, préposé aux travaux des eaux bonnes à boire de Versailles, parfait paiement de goot pour ses appointemens de l’année 1683. 800
Au 5° Denis le fils, fontainier, par gratificalion, en considération de ses services. ............... 1Dot
16 janvier 1684 : à ne Dieu, sculpteur, à compte d’un voiage qu’il va faire à Arles pour le service du Roy. 200f
À M. 0e BLanvicue , pour huit mois cinq jours de la
pu Mouwer et l'abbé Bizor, qui avaient travaillé à ce même
catalogue.
pension de Surintendant et Ordonnateur gééral dess baastimens, escheus le 6 septembre dernier, à rason de 600 of! …... - 11088146" 8°
A Nous, pour la mesme pension pendatt quatre: mois
sie)
par an...........
moins cinq jours, idem.............. 19126# 43° 4°
30 janvier 1684 : à Craune Marnieu, ayat inspection sur les ouvriers employez par Anrom ‘ncapgau pour planter de pelits plants de bois sur les ternirs de Marly, Luciennes et Roquancourt, pour ses appoiniemens dlepuis le 19 octobre 1683 jusqu'au dernier décembre de lad. année, à raison de A5 par mois. ........ 4154 5° Fig
À la veuve Ocravien Enxy, qui a servi avec sa famülle depuis l'établissement des cignes sur la rivère de Seyne depuis Corbay jusqu’à Saint-Cloud... ......... 15%0î
15 avril 1685: au s' pe Beauvais, notre, par gratificalion, en considération du travail qu’ila fait dams les Bastimens pendant les huit premiers mois cinq jours de l’année 1683..
Au s° Gazois, nolaire, par gratification, pour le reste
de la même année.......
se...
Somme de ce chapitre... 71024 44° 2°
ESTAT DES PAYEMENS
à faire par M. Cuanzes Manessier, résorier général des Bastimens du Roy, pour les gages des officiers desd. Bastimens, à cause des entretenemens qu’ils ont dans le palais des Thuilleries, Palais-Royal, Vincennes, Jardin Royal, et Saint-Germain-en-Laye, et ce pendant l’année dernière 1683, ainsy qu'il ensuil :
PREMIÈREMENT : ÿ PALAIS DES THUILLERIES.
Au s° Crixcuanr, garde clef du palais des Thuilleries, pour ses gages pendant lad. année. ........... 300
À luy, comme concierge de la salle des machines nouvellement construite au palais des Thuiïlleries pour danser les balels et représenter les comédies et machines, pour ses appointemens de lad. année à cause de lad. charge, à condition d’entretenir deux valets pour tenir la salle nette, ouvrir et fermer les portes et fenestres, et d’avoir l'œil à la décoration, machine et amphitéâtre... 2000
À luy, ayant soin de nettoyer et tenir propres toutes les chambres et cours dud. palais, pour lad. année. ... RATE 2000
A Awpré Le Nosrre, ayant l’entretenement des parterres nouvellement plantez à la face des Thuilleries, pour ses gages à cause dud. entretenement consistant à nettoyer, battre et rateler la grande terrasse en face dud. palais,
CP CE CCC CCC
RS nd cn.
la grande allée du milieu, contr’allée, tour et place du grand rondeau, avec les palissades de la demie lune plantée de sapins, ifs et ciprès jusqu’au premier maronnier d'Inde de la grande allée du milieu et allée de traverse plantée de buis qui ferme le quarré où estoit l’estang, l'allée d’ormes au bout des parterres, où est le milieu du rondeau, finissant à droit de lallée du Maï, à gauche de la grande terrasse du costé de la rivière; huit quarrez de parterre en broderie, lesquels seront tondus, neltoyez et entretenus en tout leur contenu, ainsi que les plattes bandes et allées de traverse et tour de bassins ; entretenir de labours et fumiers les arbrisseaux verds dud. parterre, mesme les garnir dans les saisons de fleurs de pareille espèce qui y sont, lesquelles il fera lever, replanter, couvrir et regarnir à ses frais, pour ledit entretenement et augmentation pendant lad. année, CV ee Re NC 3500
Aud. Le Nosrre, pour les parterres en gazon qui ont esté depuis augmentez ensuite des huit quarrez de broderie cy-dessus, poux led. entretenement et augmentation pendant lad. anmée.............,..... 2500
À luy, pour l’entreftenement d’un jardin à fleurs entre le grand parterre et l’allée des meuriers qu'il doibt toujours tenir remply de fleurs, particulièrement durant l'hiver, et pour cet effet fournir de fumiers, terrots et autres choses nécessaires. . ................ 1500
À luy, pour l’entretenement d’un espallier de jasmin d’Espagne dans toute la longueur du mur de terrasse et l'allée des meuriers, fournir de fumier, terrot, et autres choses 'nécessitnes, 4 dou a cn ne 1500
À la veuve Carsowner, ayant l’entretenement de la haute allée des maromniers d'Inde et pisceas jusques à l'extrémité du fer à cheval à la place des meuriers blancs qui y estoient plantez, pour lad. année. ....... Loott
A lad. veuve Cargonner pour le loier de la maison qu’elle occupe à cause dud. entretenement, pendant lad. années ire 0 AE PIN AP GAS 200
À Prenre Descors, ayant l’entretenement du parc des Thuilleries depuis le grand parterre jusqu’au bout de la demie lune qui regarde sur le fossé, et depuis la terrasse du côlé de l’eau, y compris dans toute sa longueur, jusqu’au parterre en plate bande de l’autre costé, à la réserve du quarré où esloit le Labirinthe, entretenir toutes les allées, labourer les plans d’arbres de tous les quarrez de l’amphitéâtre et tenir le tout dans la plus grande Propreté. ae nn sn 42°. 000!
Aux filles de deffumict BoucnarD , ayant l’entretenement des orangers du Roy en sa grande orangerie du jardin des Thuilleries, parterres à fleurs, et autres jardins
D Péipé er On
derrière, la somme de douze cens livres, pour leurs gages à cause dud. entretenement, sçavoir : 800 d’anciens gages, et Aoott d'augmentation, dont elles seront payées de goof pour lad. année, en fournissant l'inventaire et le dénombrement des orangers qui sont dans lad. orangerie appartenans à Sad. Majesté... .... 900
À la veuve Masson et à CLaupe et ÉLisagern LE Jus, ses belles-sœurs, chacun pour un tiers de l’entretenement des plattes-bandes et tapis de gazon le long de la haute allée d’un ormoy, d’un quarré de bois verd et d’un boulingrin, de l’autre costé desd. platte-bandes, avec la grande allée qui les sépare, pour leurs gages et en-
tretenemens pendant lad. année............. 205ott
À Lauy, portier des Thuilleries du costé du Pont
Rouge, pour ses gages pendant lad. année . ..... 300 DT it CN AAA NRANNS ARS RE RARES 20750
PALAIS-ROYAL
À Gratax Bouricourr, concierge du Palais-Royal, POUR: m0 pates ni Ann RAA ere k5où À luy, ayant le soin de nettoyer les chambres.. 225 À Prenre Cuicnawr, pourveu par S. M., par brevet du 7 janvier 1666, de la charge de garde meubles et machines du Palais-Royal, dont estoient cy-devantspourveues Anxe Dugois et Marie Tauizrer, pour ses gages pendamt di années in. aie . 2254 À Gzaure Bounicourr, ayant l’entrelenement du jardin dud. palais, pour ses gages ....,........... 15oot À La Croix, portier de la basse-cour dud. palais du costé de la rue de Richelieu, idem... ....... sb
VINCENNES
À Micuez Tarsaurr, jardinier, ayant l’entretenement de tous les jardins dépendans dud. chasteau, pour ses
FA CROSS LRO PA ARE OMR ARRET ES tt 15oot
À CGmevicran, fontainier, ayant celuy des fontaines
audi chHasba er en Nain 6oott MO A Ta lait 2100
JARDIN ROYAL
Au mommé Brewanr, jardinier, ayant l’entretenement
dud. Jardin Royal, pour ses papes ae 2500ot
À Pisiserr Cuaizrou, portier dud. jardin, pour ses
PA PR AR LENS Re Re MT nn L50ott AODRRO en de ae ut 2950
À Jæax-Barnisre pe LaLande, ayant l’entrelenement
commande y estre ffaites pour la conservation et entretenement d'iceluy pendant l'année 1683. Expedié par nous, François-Micuez Le Terrier, marquis pe Louvois et pe Courranvaux, conseiller du Roy en tous ses conseils, secretaire d’Estat et des commandemens de $S. M., Chancelier de ses Ordres, Surintendant et Ordonnateur général de ses bastimens et jardins, tapisseries, arts et manufactures de France, suivant le pouvoir à nous donné
par S. M.
PREMIÈREMENT
Au s° marquis De Saivr-Hérem, capitaine et concierge dud. chasteau, pour ses gages, la somme de 3800, outre 1200 employez dans l’estat de S. M. de la maistrise de Melun et de Fontainebleau, cy............. 3800
À nous, en lad. qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, la somme de 1213 17° 2° pour nos gages, à cause de nostred. charge pendant les quatre derniers mois, moins cinq jours, de lad. année, à raison de 38oott par an, outre 383 11° 8° employez dans l’estat des bois de la maistrise de Melun et Fontainebleau, à raison de 1ACO! par AD ;L 0 madipie ss Asa 4a198 49%"
À la veuve et héritiers de feu M. Cozserr, en lad. qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, la somme de 25864 2° 10° pour ses gages, à cause de lad. charge, pendant huit mois cinq jours de lad. année 1683, à raison de 3800! par an, outre 8164 8° 4° employez dans l’estat des bois de la maistrise de Melun et Fontainebleau, à raison de 1200! par an..... 25864 2° 10°
À Louis Coquinor, garde meubles du Roy, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud. chasteau et veiller à la conservation d’iceux, pour ses gages. SU à CRDP PET TS NP AUS Ab du ne «OO
À la veuve pe Bray, ayant l’entretenement de la moitié du grand parterre du Roy, anciennement appellé le Tibre, nouvellement refait et replanté de neuf, pour la tonture des bois des deux quarrez d’iceluy du costé de la chaussée, nettoyement desd. quarrez, de toutes les allées, perrons, palissades et terrasses plantées et à planter, augmentation du rondeau, allées et parterres d’alentour, et de la grande allée de la chaussée qui va de la cour de l’Ovalle au Cheny, suivant le devis et marché qui en ont esté AIS CU MAR Ju ae Rated ne os Oo
A la veuve Nicouas Poirer, jardinier, ayant celuy de l'autre moitié du grand parterre et augmentation dud. grand rondeau, suivant le marché et devis qui en ont esté DES RS ALLER 10001
À Gasrtez Despours, autre jardinier, ayant l’entretenement du petit jardin de l’estang et du jardin des Pins nouvellement plantez, deffrichez et remis en estat, allée Royalle, allée Solitaire, et allée du pourtour dud. jardin des Pins, allée des ormes, du Chenvy, et allignemens des canaux qui font la séparation du parc d’avec led. Cheny Jjusques et commenceant le long de la closture du jardin de la fontaine de la Granderie, et finissant au bout de la grande allée attenant le pavillon, eu égard à l'augmentation d’entretenement dud. jardin des Pins, suivant le devis et marché qui en ont esté faits........,, boit
À CuÂrizLow, autre jardinier, ayant l’entretenement du jardin appellé de la Reyne et des orengers de S. M., pour ses appointemens à cause dud. entretenement, la somme de 12001, à la charge de fournir 200% par chacun an à la veuve Bonnavewrure Nivecon, vivant jardinier dud. lieu, et tondre les buis, nettoyer les quatre quarrez dud. jardin, les allées et terrasses d’iceluy, ensemble d’entretenir les palissades des buis qui sont tant contre lesd. terrasses que contre les murs dud. chasteau, filerias et ciprez, et les sallettes de gazon en ovale et quarré, comme aussy de fournir les charbons nécessaires pour l’orangerie, faire racommoder les caisses desd. orangers, rafraischir les terres toutes fois et quantes que besoin sera, faire sortir au printemps lesd. orangers dans led. jardin, et les faire rentrer dans lad. orangerie, et générallement faire et fournir tout ce qui sera nécessaire pour led. jardin de l'orangerie, suivant le devis et marchez qui en ont esté TRE oo iun ce AAA LA EU AE AR On ON
À Jean Cawariceas, ayant épousé CATHERINE DE SERMAenac, veuve de Rewy Le Roux, auquel S. M. a accordé, par son brevet du.....,, la jouissance du logement et du quarré qui est au milieu des palissades dud. jardin des Pins, à la charge de le faire planter d’arbres fruictiers à ses dépens sans aucuns gages, Cy............ Néant.
À La Tour, pour l’entretenement et nettoyement du jardin de la conciergerie du chasteau, ensemble les arbres fruictiers, allées et palissades d’iceluy, la somme de 751, de laquelle il ne sera payé que de......,....... 45
À Jaques Besxarp, ayant l’entretenement et nettoyement de l’hostel d’Albret, des plattebandes, bordures et compartimens qui y sont plantéz et des allées et palissades, la somme de 360, dont il ne sera payé que de COR Ben en Lo pe AD balade 100
À Cuasriizon, à condition qu’il baillera 10oft à la veuve Corrar», pour luy ayder à nourir et entretenir elle et ses enfans tant qu’elle vivra, et pour avoir par led. CHasrILLON soin de nettoyer l’eslang et canaux dud. chasteau, oster
les herbes, les joncs et ordures qui s’y pourront trouver
et amasser, fournir les batteaux et ustancils nécessaires à cet effet, et faire en sorte que les lieux soient toujours nets et que l’eau ne se perde, la somme de 75ott, dont il ne sera payé que de........ Léa ee CU ARC UNRE 200
À Jean Dusois, ayant le soin et nettoyement des peintures tant à fresque qu’à huille, anciennes et modernes, des salles, galleries, chambres et cabinets dud. chasteau, la somme de 600, à la charge de restablir celles qui sont gastées et nettoyer les bordures des tableaux, et de fournir de bois, charbon et fagots, pour brusler esd. salles, palleries, chambres et cabinets où sont lesd. tableaux, pour la conservation d’iceux...... DEAN PA PAR SEA 6oott
À la veuve Grocwer, ayant l’entretenement et rétablissement de toutes les couvertures d’ardoise et de thuïlle dud. chasteau , jeu de paume couvert et orangerie, galleries, hostel d’Albret, de Ferrare, des Religieux, et générallement de toutes les maisons dépendantes dud. chasteau élappartemantes ds. METTRE 3000
À Tisseranr, ayant celuy de toutes les vitres dud. chasteau ét: dépendeneen VER RL ENTRER 12008
A la veuve Viguxponr, ayant l’entretenement du jardin potager et fruictier du jardin neuf dud. Fontaine- De eee sroirae D Ro RES DU cle et rs 2008
À la veuve Axpré GiranD, plombier, pour le restablissement et entretenement des plomberies dud. chasteau et lieux qui en dépendent et restablir les plombs rom- PU nn Te RE PA SE à da ri oi D QU
À René Nivecon, pour le nettoyement et entretenement du jeu du Mail et des palissades d’iceluy, ensembie du berceau des meuriers entre les canaux du Chenil, la somme de 150, dont il ne sera payé que de.. 1194 10°
Au s° Pierre FRrANGNEs, ayant l’entretenement et nettoyement des cislernes et réservoirs, regards, conduittes des bassins des fontaines dud. chasteau, en sorte que les eaux ayent toujours leur cours ordinaire.. ..... 1330
À Varin, ayant l’entretenement des arbres fruictiers qui sont plantez dans les quarrez du grand parterre de Fontainebleau et le long de la muraille du costé de la Coudre, des allées d’ipréaux, neloyement des tableltes du canal, labours du pied des arbres fruictiers et des plattebandes de l’allée des meuriers, ensemble 1e nettoyement des ruisseaux et fossez qui escoulent les eaues du pare, suivant les devis et marchez qui en ont esté faits.. 8254
À la veuve Louis Dessous, jardinier, ayant l’entretenement de toutes les tontures du devant des grandes palissades dans les cinq principalles allées, en toute leur hauteur, et les tontures des petites allées de traverse, à vingt pieds de haut, la tonture de derrière des grandes
et pelites palissades, à dix pieds de haut, les plattebandes au pied de devant lesd. palissades dans les grandes et petites allées de quatre pieds de large, et les labours et deffrichement au derrière d'icelles grandes palissades de dix pieds de large, et au derrière des petites de six pieds de large; plus, les tontures des palissades de l'allée nouvelle, du costé des Pins, qui conduit à Avon, seront faites devant et derrière, et les plattebandes de labour comme dessus en la longueur de lad. allée contenant 600 toises ou environ avec le netloyement de la grande place en face des cascades et teste du canal, lesd. tontures, plattebandes, labours et nettoyemens dans le meilleur estat qu'il se pourra dans chacune des années desd. entretenemens; plus de faire des dégorgemens générallement quelconques au pied de toutes les palissades. Pour led. entrelenement ct augmentation pendant lad. année POSE SAS TT D A A Ce de 2000
Aux Religieux de la Très Sainte Trinité, du couvent fondé aud. Fontainebleau, tant pour l’entretenement d’une lampe d’argent garnie de ses chaisnons que L. M. ont donné pour brusler nuit et jour devant le très saint Sacrement de l'autel, que pour la fourniture et entrelenement des ornemens et paremens d’autel, linge et luminaire pour la célébration du service divin. ... 3oott
Aux Religieux de l’hospital de la Charité d’Avon, pour la pension que S. M. leur fait par chacun an, pour la subsistance des malades dud. Fontainebleau, ... 18oott
À VozriGeanr, ayant l’entretenement de tous les batteaux appartenens à S. M. sur le canal........ 2004
À Louis Dusois, au lieu de Marvin Jamn, concierge du logis de la fontaine dud. chasteau et jardinier des jardins en dépendans, la somme de 15ott pour ses gages de concierge et jardinier, à la charge de bien et. soigneusement entretenir lesd. jardins, labourer au pied des arbres, rateler les allées, tondre les palissades, et générallement tout ce qui sera nécessaire dans led. en- LD AL ANS V1 SERA RARE NRA EME EE REC 15ot
À Nicozas Taigrry, ayant la garde et conciergerie du Ghenil et entretenement des allées faites dans le parc dicelnda ER ALRT RE RE SEA PAT 100
À Gazrann, ayant le soin et nourriture des carpes et cignes dud. canal et des estangs du chasteau, la somme de 1082tt pour lad. nourriture. ..,.,.,...... 1082
À Nicozas Duronr, gentilhomme ordinaire de la vennerie du Roy et Nicozas Dupoxr, son fils, en survivance l'un de l’autre, suivant le brevet de S. M. du...... par forme de pension, à cause de l’entretenement de la volière qu’il avoit auparavant qu’elle fust convertie en (611405 PP TMC PT AE SAR LR ACT NE UE 2 600
A Despzars, ayant la charge de garde de la basse court des CHMNPS PL UN MAUR HINSOIE DE 1 5ott À Rogerr Jam, ayant la charge de garde de la basse Coundu Cheval Blancs 00e Neue 374 10° À Jaoues Besxanp, ayant la garde et conciergerie de l'hostel d’Albret, pour l’entretenement de la maison, cour et escurie qui en dépendent............. 100f A Louis Latour, ayant la charge du nettoyement des cours du chasteau de Fontainebleau, pour ses gages... A ER DES NUS CA NE MS Ie N RU e Do 5 Re hoott Au s' Touuer, concierge du pavillon où logent M° les Surintendans des finances, pour ses gages, à condition de bien nettoyer led. pavillon, cour et escuries d’ice- NE ue Aie RnB RER He ohpeaex 200
D aa eee parte er É MORE 300 A Cosws Perir, portier de la cour du Cheval Blanc, PE DUAL 0 DO DE RAP TUE 2001
À Jaouxs Dorcnguer, dit Latour, pour avoir le soin
de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les 1ogemens dud. chasteau, idem. .:............. 300
À Cæasrizow , ayant le soin de monter et d'entretenir PHOTQDe, Am ee der ES PUR UR ER 100
Somme totalle du présent estat.. 927819tt
Laquelle somme de 27819 sera payéé auy denommez au présent eslat par le s° Manessier, (résorier général des Bastimens du Roy en exercice pendant l'année dernière 1683, des deniers de sa charge, et raportant le présent estat par nous expédié, ensemble les certifications du contrôleur des bastimens et jardins de S. M., du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et deuement fait, ainsy qu'ils sont obligez par leurs charges et employs, et quittances sur ce suffisantes, lad. somme de 27819ff sera passée et allouée en la dépense de son compte, par Messieurs des Comptes de Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté.
Fait à Versailles, le 16° de janvier 1684,
RECEPTE
6 décembre 1683 : de M° Esrrenne Jenannor, s° DE Barrizrar, garde du trésor royal, la somme de hoooot pour délivrer aux s"* Germain, Loi et pe Viruers, orphèvres, pour, avec 20000 dont a esté fait fonds par ordonnance du 28 novembre dernier, faire celle de 6Goooott ordonnée par le Roy à compte de six grands guéridons d'argent qu'ils ont entrepris de faire pour le service de S. M., et 3334 6° 8° pour les taxations du trésorier, à räison de 2° pour livre ., ....:......1.. ho3334 6° 8°
22 décembre 1683 : dud. s° pe Barrizzar, la somme de 4oooooo*!, pour délivrer à M° Cuances Le Bescur, trésorier général des Bastimens du Roy, pour employer à compte des dépenses que S. M. a ordonné estre faites pour ses bastimens pendant l’année 1684 , et 333334 6° 8° Pout'ier anne. neue 40333334 6° 8°
Du s° ne Carcavy, la somme de 53331 16°, à laquelle monte l'excédent d’un dernier marché passé en 1680, pour le deffrichement de quelques terres dans l’enceinte des palis de la forest de Fontainebleau, avec le
nommé Vineron, au préjudice du Roy, et ce en conséquence de l’arrest du Conseil d’'Estat du 27 décembre ÉDBS ADN ee ce dent l tt 53334 16°
De la somme de 525o1t 5° 8 que led. trésorier a retenüe par ses mains des deniers de son exercice 1682, pour la dépense de 1684............. 5a5o1t 5° 8%
9 janvier 1684 : dud. s° Jeuannor DE Banrizrar, 2000% pour dellivrer aux administrateurs de Hopital général, pour leur donner moyen de soutenir la manufacture de dentelles qu’ils y ont establie, et 16H 13° 4° DORE AGE LARMDRS.. , Anal au 20164 13° 4°
3 janvier : de luy, 2434 10° pour dellivrer au s° »g Lauway, orphèvre, pour, avec 10000 dont a esté fait fonds par ordonnance du 15 novembre dernier, faire le parfait payement de la somme de 12534 10° à quoy montent douze girandolles d'argent qu'il a fait pour le service du Roy, pesant 309 marcs 1/2, à raison de Lol 10° le marc, y compris le controlle et la façon, et
| o1tto ut pour les taxations dud. trésorier. 25554 12° 4°
8 janvier : de. luy, 11369 17° 1° pour dellivrer aux s® Menu, De Launay, German et Cousiner, orphèvres, pour, avec 22800 dont a esté fait fonds par ordonnance du 3 novembre dernier, faire le parfait payement de 34169 19° 1°, pour quatre grands chandelliers d'argent par eux faits pour la grande gallerie de Versailles, pesants 843 marcs 3 onces 5 gros, à raison de {ot 10° le marc, y compris le controlle et la façon, et gi 15° pour 11464 19° 1
De luy, 4306 pour dellivrer au Prieur de Choisyaux-Bœufs, pour son indemnité des dixmes qu'il a droit
les taxations du lrésorier...... RTE
de prendre sur les terres et prez dépendans de son prieuré enfermez dans les anciens et nouveaux murs du parc de Versailles, et ce pour les années 1689 et 1683, ….... 43398 17°
21 janvier : du s° pe PennauTIER, comme caution des
et 33 17° pour les taxations......
s® Varennes, GranDier, Anpré et Crussow, interessez en la manufacture des draps de Sades et Carcassonne destinez pour le Levant, la somme de 40000t, laquelle leur avoit esté preslée par le Roy, les 23 avril et 20 septembre 1669, pour leur ayder à l’establissement de lad. manufacture ; lad. somme payable par ledit. s° pe Pen- NAUTIER, SÇaVoir : 20000 dans six mois et les autres 20000 six mois aprés, suivant la soumission qui en a esté faile cejourd’hui devant Borxnix et Mortier, notlaires au Chastelet de Paris. . ............. hoooott
22 janvier : de nous, 27975 ordonnez par arrest du Conseil d’Estat de cejourd’huy estre remis ez mains dud. trésorier pour rentrer en la propriété incommutable, possession et jouissance de 121 arpens de bois taillis en plusieurs pièces, sçiz au terroir de Velizi et ez environs, vendus à S. M. par contrat passé devant Tuigerr et Ga- Loys, notaires au Chastelet de Paris, le 30 janvier 1683 ; lequel est demeuré nul et sans effet comme non fait ny advenu au moyen de lad. remise. ..,....... 27970
30 janvier : de M. le Chancelier, la somme de 32388 3°, pour le prix de 106 arpens 70 perches 5/8 de perche de bois sçiz au terroir de Viroflay et de Cha- 323884 3°
20 febvrier : du s° pe Ruzé, 86ott pour le prix du bois qu’il a vendu aux Loges, sçavoir : 3104 du s' Bixer, garçon de la chambre du Roy, et 5504 du s° Anrnoine, concierge de la Chancellerie... . 86oti
20 febvrier : des s'° Bauer, Rocner et pe Corre, entrepreneurs à Marly, la somme de 21674 14° pour relevez de rolles payez par le Roy en 1680 et 1682 dont ils sont tenus........
VIe, CYR ns DR 0e
ee moe eee el et siens
ASS. See de 107 rt
30 Janvier : dud. s° pe Barrirrar, 8274 17° 8° pour
COMPTES DES BÂTIMENTS. el U 1
délivrer aux s° Loir et Durez, orphèvres, pour, avec 1924008 7° 5° qu'ils ont reçeus depuis l’année 1667 jusqu’en l'année dernière 1683, faire le parfait payement de 2006754 5° 2%, à quoy montent les ouvrages d’argenterie par eux faits aux Gobelins par ordre de S. M., sçavoir : 635254 18° 9% pour six bassins ovalles el quatre vazes pesant ensemble 1 411 marcs 5 onces 1/2, à raison de A5 le marc; 72005 14° 5% pour deux grands seaux avec leurs escabelons et douze chandeliers pesant ensemble 1714 marcs 3 onces 5 gros, à Aoû le marc; 54o8ott pour deux grandes buires pesant ensemble 1359 marcs, à Aott le marc; 100334 19° pour quatre bordures de tableaux d'argent vermeil doré avec des ornemens d’argent blanc pesant ensemble 200 marcs 9 onces 3 gros, à raison de 5of le marc; et 1030ott pour six autres pelites bordures de tableaux d'argent, pesant ensemble 25 marcs 6 onces, à 4o le mare; y compris la façon et le controlle; toutes lesquelles sommes reviennent ensemble à la susd. de 2006754 5° 9%, le tout livré pour le service de S. M., et 68H 19° 2% pour les taxa- .. 83431 16° 10° 30 janvier : de luy, 16001 pour délivrer aux quatre
tions is iv
se ee ee ee à c'e à 65 + 6
gondoliers vénitiens servans sur le canal de Versailles. qui leur ont esté accordées par S. M. par pratification de 1683, et 13% 6° 8% pour les taxations.. 16131 6° 8
De Iuy, Gooott pour délivrer au s° WeNDERMEULEN, peintre flamand, pour ses appointemens de l’année der- 6o5ott
De luy, 1046 8° pour délivrer à Lours RiPEau, procureur de la veuve Françors Cover, pour son payement
nière 1683, et 5ott pour les taxations........
du prix et non-jouissance de 7 arpens 1 perche 1/2 de terre en seize pièces, sçis au Lerroir de Noisy, acquis au nom de S. M. par contral passé par devant pe Brauvais et Boixpin, notlaires au Chastelet de Paris, le 30 juillet 1683, et 8H 14° 41 pour les taxations. ... 10554 9° 44
Deluy, 3914 15° pour délivrer au s° Francois Corrin, prieur et curé de Marly, sçavoir : 30144 5° pour le remboursement du prix principal des terres, prez et autres héritages appartenans à lad. église de Marly, et pour la valeur de 83 thoises courantes des murs du clos de Vernon, acquis au nom du Roy par contract passé devant DE BEauvais et son collègue, nottaires au Chastelet de Paris, le 18 may 1683, 360 pour le droit de gord! et ustancilles mentionnez aud. contract, et 54ott 10° pour les non-jouissances desd. héritages et dud. gord deus aud. s° Corrin depuis sa prise de possession jusqu'à ce
* Le gord était un filet tendu pour empêcher les poissons de passer.
[ep]
103 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. n0n
jour, à la charge d’en employer 3374# 5° en rentes sur l’Hostel de ville de Paris, au proffit de lad. cure, aux conditions dud. contract, et 32H 19° 6° pour les taxa- ROBIN AE LARMES RME LR, Se 3947 7° 5°
23 febvrier : du s' Beuacce, marchand tapissier de Tournay, la somme de 15000! qui luy a esté avancée par le Roy pour le rétablissement de la manufacture de tapisseries de Beauvais, suivant le traitlé passé avec luy par devant Gazvors et son collègue, notaires au Chastelet de Paris, le 21° du présent mois!.......... 150008
52 febvrier : dud. s' pe Barmizcar, 11400 pour dellivrer aux s°° Germain et pe Launay, orphèvres, à compte de deux chandeliers d'argent qu'ils font pour le service de $. M., et 45 pour les laxations........ . 11445t
1% mars : de luy, 374174 12° pour délivrer aux dames Abbesse et Religieuses de l’abbaye de Saint-Cir, sçavoir : 391584 12° pour le payement du prix des bois, terres et autres hérilages appartenans à lad. abbaye de Saint- Cir, acquis au nom de $. M. par contract passé devant GazLoys et son collèoue, noltaires au Chastelet de Paris, le 21 febvrier dernier; 5831 pour le droit de quint et indemnité de lad. somme de 29158# 12°; 5ooû pour le dédommagement des dégats faits aux labours et fumages d’une pièce de terre de vingt-deux arpens appartenant à lad. abbaye, sçize proche le bois Robert; 15ott pour les dégats des bleds coupez en vert en 1679, dans une pièce de terre dite la Couture, contenant 10 arpens 10 perches; 200% pour les dommages faits dans les bois de lad. abbaye, et 1578# pour 263 arbres fruictiers, pommiers et poiriers, pris pour le service de S. M., à raison de 6# la pièce, revenant toutes lesd. sommes à celle cydessus 374174 19°, de laquelle lesd. dames Abbesse et Religieuses feront l'employ aux termes du contract, et 3114 16° 3 pour les taxations......... 377agt 8° 3°
12 mars : du s' Tuisauur, cy-devant préposé aux bastimens de Chambord et Blois, la somme de 300, laquelle il avoit reçeue à compte de ses appointemens, qui luy ont esté payez en entier à l'Espargne. ...... 3oof
Des Prieur et Relligieux de l'abbaye de Saint-Germain-lez- Paris, la somme de 100000, laquelle ils avoient reçue au trésor royal sur le prix de la vente par eux faite à S. M., le 11 avril 1683, de 1167 arpens de bois taillis qu'ils ont repris en exécution de larrest du Conseil d’Estat du 22 novembre 1683...... 1000001!
1 Cet article est barré et, en marge, on lit cette note:
«Rayé, attendu que n’en ayant point fait de dépense, il n’est pas juste qu'il en fasse de recepte.»
13 mars : dud. s pe Barrizzar, 1980 pour dellivrer au s' Siivesrre Bosc, marchand jouaillier, pour son payement du prix d’un vaze d’agate qu’il a livré pour le service de $. M. , et 161 10° pour les taxations. 1996 10°
18 mars : de luy, 37614 97° pour employer aux dépenses des Bastimens de la présente année, outre les fonds ey devant faits, y compris les taxations.. ... 37614 7°
Du s° Fonmonr, banquier, caution des nommez Domieny et ne Brauxe, entrepreneurs de la manufacture des barracans à la Ferté-sous-Jouare, la somme de 16666 13° 4%, en exécution de l’arrest du Conseil du 18 mars 16842... uk 0e MO06OT TR
& avril : du s° Daracow, de Saint-Germain-en-Laye, 4354 10° pour le prix de 4250 bottes de foin provenans des prez du moulin de PaHour 2 OR TO
9 avril: du s° pe La Tour Dares, 1400 pour reste de 20000 avancez par le Roy en 1671 au s° Bauper, de Grenoble, pour faire les travaux aux mines de Dau- VEM en tune SR RS LA ASRNRT ET PRE SOON
11 avril : de Mrcuez Trouvin, charon à Paris, 10500 provenant de l’'adjudicalion des branches d’ormes qui ont esté eslaguées dans le Cours de la Reyne... 1050f
26 mars : dud. s" pe Barrizar, 10000! pour dellivrer au s° Lapormeau, orphèvre, à compte de deux guéridons d’argent qu'il fait pour le service de S. M., et 834 6° 8* pour les taxations........... 100834 6° 8
16 avril : du P. Mouuner, bibliotéquaire de l’abbaye de Sainte-Geneviefve, 4159 à compte des médailles doubles provenant du Cabinet du Roy, qu'il a vendues... pen RE es ch de bee DAOD
18 avril : dud. s' pe Barrizuar, 5000 pour délivrer à M. le cardinal pe Bouizcon, pour réparer l'hostel de Roquelaure, qui luy a esté donné par le Roy en eschange de l’hostel de Turenne, pris pour l’accroissement du chasteau de Versailles, et 414 13° 4° pour les taxa- 5oh1t 13° 4°
De luy, 5000! pour délivrer à M. le maréchal pe Vis-
ONE AR M ANR ao bis seb
LEROY, pour réparer l'hostel de Choiseul donné en eschange de l’hostel de Villeroy, qui a esté pris pour l’'accroissement dud. chasteau, et 414 13° 4% pour Îles 5oh1tt 13° 4°
0 avril : des Marueuins, terrassiers, 13314 sur es-
RARRON ST ER Ne tee
{ant moins de ce qu’ils doivent au Roy; lad. somme provenant de leurs effects et argent monnoyé trouvé chez PT MAN A PL PE D NAS y OO AE à ce il
7 juin: dus" pe La Tour Dauss, 30000 dont il est débiteur envers le Roy à cause de la manufacture de fer Htc de Miornoies. € LT UP EN 80000
munéot-piés
De ge el EN fe
LES Abe nacre
DR Léna nn de. dd Se ds St cé LD) DE 2 2
Du s° ne BeaunepaiRe, 150 provenant de la vente des branchages coupez à Monceaux.. .......... 15of
Du P. pu Mouunwer, 4zo4 provenant de plusieurs médailles qu’il a vendues appartenant au Roy.. koh
Du s° Guicussrre, bourgeois de Saint-Germain-en- Laye, 700% pour le prix des bois provenant des treillages du petit parc de Saint-Germain qui luy ont esté adjugez.. ..... LAS Palette bras dus foie CRU
26 juin : dud. s° pe Barrizrar, 1000000! pour employer à la continuation des dépenses des Bastimens, outre le fonds cy-devant fait, et 83334 6° 8° pour les taxations dud. trésorier... ...... PART 1008333 6° 81
27 juin : de luy, pour dellivrer aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance des six premiers mois 1684................ 3000
a aoust : de luy, 13544 3° 10°, sçavoir : 13434 pour délivrer au $° Vaizzanr, pour son remboursement de pareille somme qu'il a payée pour un grand vase de jaspe oriental et une tasse de jade blane oriental qu’il a mis au Cabinet des curiositez de S. M., et 111 13° 10° pour les faralions Min ni LE rat 18% 0
20 aoust: du s° Guyuoxr, directeur de la manufacture des glaces façon de Venise, 7500 sur et en déduction de la somme de 37000! qui auroit esté advancée par S. M. aux interessez en lad. manufacture lors de l’establissement d’icelle, au moyen de quoy ils ne doivent plus à S. M. que 29500f........... eee s... 7bo0f
27 aoust : de luy, 89oott sur et en déduction de 29900 de l'autre part, au moyen de quoy il n’est plus redevable au Roy que de 20600 .....,..... 8g9oott
Du s° Daracon, marchand à Saint-Germain, 138H pour le prix de neuf cents bottes de foin qu'il a acheptez provenans des prez du moulin de Palfour, appartenant AS M dt A OV nn te At OT
er
1° septembre : du s° ne Barrivrar, 1000000 pour employer à la continuation des dépenses des Bastimens, outre les fonds cy-devant faits et 83334 6° 8° pour les fxatlOnSe es ne RENE ae. 1e 1100808900 8°
31 aoust: de luy, 300 pour délivrer au s°’ Porenanr, pour son payement d’un vaze de jade qu'il a livré pour le Cabinet des curiositez, et aft 10° pour les taxations.… . D RO A RE De ee a BON 10 2 septembre : de luy, 59268 8° 1° pour délivrer aux s® Derauxay et Germain, orphèvres, pour, avec 11400
qu'ils ont reçeu à compte, faire le parfait payement de 17326H 8° 1°, à quoy montent deux chandeliers d'argent cizelé à huit branches qui se démontent et s’attachent sur autant de masques de vieillards par eux faits
et livrez pour le service de S. M., pesant {27 marcs 6 onces 4 gros, à raison de 4ott 10° le marc, y Compris le controlle et la façon, et 464 1° pour les taxa- Ro ne dr Re AN DU te 9972 9° 1°
14 septembre : de luy, 4 1 14 pour délivrer au s° Da- NET, Sçavoir : 2200 pour un grand vaze de cristal de roche en forme de cocodrille gravé en relief et en creux; ho pour un autre vaze de cristal de roche taillé à godrons et gravé; 44K pour le profil d’un petit vaze, et 1430 pour un vaze de prime d’émeraude, le tout livré pour mettre au Cabinet des curiositez de S. M., et JAN DT 0 dé taaonss dr 4e MEN L148H 5° 84
2h septembre : de luy, 4946% 11° 4? pour délivrer au s’ Deraunay, orphèvre, pour, avec 108410 16° 51 qu'il a Cy-devant reçeu, sçavoir : 24500 en argent comptant des trésoriers des Bastimens : 22091 10° pour un coq et une boule ! d'argent qu’il a pris au garde-meuble, pesant 55 marcs 4 gros, à raison de 4ot le marc; et 81708# 6*5°, à quoy ont esté évaluez plusieurs ouvrages d’argenterie qu'il a eus et qui avoient esté commencez par le feu s° Bazin, autre orphèvre, faire le parfait payement de 1133574 7° 9°, à quoy montent les ouvrages d’argenterie qu’il a faits et livrez pour le service de S. M., sçavoir : 68259 7° 9° pour une grande table cizelée et supportée par quatre enfans assis sur des dauphins, pesant 1916 marcs 7 onces; 5299k 16° 31 pour un grand bassin ovale cizelé représentant le mariage de S.M., pesant 116 marcs 4 gros; 10994 1° 3% pour deux bassins ovales ciselez, dont l’un représente la Prise de la ville de Lisle, et l’autre l’Entreveue de S. M. avec le roi d'Espagne, pesant 224 marcs 2 onces 4 gros; 14293 9° 64 pour deux bordures de miroirs cizelées de rozettes et de baguettes avec un chapiteau, pesant 317 marcs 5 onces, le tout à raison de 454 le marc, et 154884 pour une paire de chenets d'argent dont le corps est un globe sur lequel est un coq porté sur deux sphinx, pesant 392 marcs, à raison de A4 le marc, et 414 4° 5° pour lés-taxations : 4. 4.4 2.4 08745 of
11 octobre : du nommé Bexorsr, 554 10° provenant de la vente de trois cordes et demie de bois mort, et les bourrées de branchages de 115 pieds d'arbres morts abattus dans le parc de Vincennes pour faire les barrières servant à achever de clore les futayes abattus dans led. Patti VAR RES SOMBRE EME Le DURE et 2 à 55H 10°
Dud. s° pe Barrizcar, 5ooott pour délivrer aux s"° pe Viuers, orphèvres, à compte de deux vases d'argent pour mettre des orangers qu’ils ont entrepris de faire
! Peut-être faut-il lire poule.
pour le service de S. M., et Lit 13° ht pour les taxaa- 5olit 13° 4h
de luy, 1000000 pour employer à Ia
HORS EE AE AR AUS NN ARR tte Lie
31 octobre :
continuation des dépenses des Bastimens, outre les fondds cy-devant faits, et 8333 6° 82 pour les taxations. ..... PR T ART TES Der ... 10083334 6° 881 Du s° Joux, 44ot pour des bois qu’il avoit cy-devarnt li 4 00
7 novembre : dud. s° pe Barrizzar, 3000 pour delii-
vendus au Roy et qu’il a retirez...........
vrer aux Prestres de la Mission establie à Fontainebleauu, pour leur entretenement pendant les six derniers mois BOBINE LUNA SUN SÉCES, DRAM AE AA
19 novembre : de luy, 3000f! pour délivrer au s° Harr-
pouin, Controlleur général des Bastimens, par gratiffication en considération du service qu'il a rendu een lad. qualité en la présente année, et 25! pour les taxaa- 3025N
260000 pour délivrer aux
Dons one SD Cu MES PE US dE 21 novembre : de luy, Abbé, Prieur et Religieux de Sainte-Geneviefve-du-Monit, à Paris, pour le payement du prix des terres et seignewuries de Galy, de Choisy-aux-Bœufs et du fief de Boucheevilliers et leurs dépendances, acquis au nom de $S. M. par contract passé devant Gaois, nottaire à Versailles, 2621664 13° 4?
k décembre : de luy, 60oott pour délivrer aux admii-
et 2166 13° 4° pour les taxations . ..
nistrateurs de l’'Hopital général de la ville de Paris, pouur leur donner moyen de faire apprendre aux femmes cet filles dud. hopital à faire des dentelles de fi, et 5olf pouur ER HANATIONSL 6 LUE ALAN EL nr 12 MOOD
De luy, 20114 15° pour délivrer aux s" Loir et nb Viuuiers, orphèvres, pour, avec 30000! qu'ils ont cyydevant reçeus à compile, faire l’entier et parfait payemeent de 5o114 15°, à quoy montent trois grands guéridomns d'argent, la tige à trois figures sur un pied en manièrre de cassolette, par eux faits el livrez pour le service dde S. M., pesant 1297 marcs 2 onces, sçavoir : 40214 1i5° pour le prix de l'argent et le controlle, à raison de 311# le marc, et 9900! pour la façon, à raison de 3300! pouur chacun, et 1674 12° 6° pour les taxations. 20282 7° !5*
30 novembre : de luy, 8000! pour délivrer au s° Dre- LAUNAY, orphèvre, à compte de douze girandolles d’aargent qu'il a entrepris de faire pour le service de S. MI., ... 80661 13° LK%
2 décembre : de luy, 6047 5° pour délivrer à Lia-
et 664 13° 4 pour les taxations.. . ..
DOYREAU, orphèvre, pour, avec 10000! qu’il a cy-devaant receus, faire le parfait payement de 16047 6°, à quaoy montent deux guéridons d’argent à figures de Mores ssur
une base ronde avec trois petits enfans Mores assis dees-
sus, tenans des festons, et au feste desd. guéridons un vaze renversé qui sert de plateau, pesant Ao4 marcs 6 onces, sçavoir : 125 47h 5° pour l’argent et le controlle, à raison de 31# le marc, et 3500 pour la façon, et Bot 7° 10° pour les taxations.. ....... G6og7t 12° 10°
3 décembre : de luy, 29921 pour délivrer au s° Sicvesree Bosc, pour son payement d’un grand vaze el d’une grande esguière de cristal de roche, et deux miroirs d'Allemagne, glaces de Venise à pans, les bordures garnies de cristaux de couleurs et d’agates, qu’il a livrez et 24H 18° 8° pour les taxa- 30168 18° 84
7 décembre : de luy, 20000f! pour délivrer aux nommez Menu et Cousiner, orphèvres, à compte de douze chandeliers d'argent à forces d'Hercule !, qu’ils ont entrepris de faire pour le service de S. M., et 1664 13° 4° pour 201664 13° 44
8 décembre : de luy, 21664 pour délivrer au s° Louis
les taxations ..:.:.. NS PE A AE
ALvarez, pour son payement de cinq vazes de cristal garnis d’or, un vaze d’agate d'Orient et un tapis qu’il a livrez pour S. M., et 181! 1° pour les laxations. 2184 1°
De luy, 9000! pour délivrer aux nommez Vizzers, orphèvres, pour, avec 50o0oî! qu'ils ont cy devant reçeus, faire la somme de 14ooof à compte de deux vazes d’argent à mettre des orangers avec leurs escabelons qu'ils ont entrepris de faire pour le service de S. M., et 75#
Ses.
pour les taxations...... A AU 9071
De luy, 6000! pour délivrer au s° pe Vicze, gentilhomme liégeois, par gralification en considération de ses soins pour la construction de la machine de la rivière de Seyne pendant la présente année, et 5of pour les taxa- On A QUE DRAM ee EE ei OR CO) O1 16 décembre : de luy, 7296 6° pour délivrer au s' Le Brun, pour son payement d’une plaque composée de camayeux et médailles d’agates onix, enchassées dans des appliques d’or émaillé, d’un miroir d'or avec architecture de colonnes, frontispice et autres d’agate, émaillé de plusieurs couleurs et enrichy d’émeraudes, hiacintes et diamans, le tout enchassé dans de l’or sur un fonds de cuivre doré, et d’un bénitier d’or émaillé avec une pelite coquille et de couvercle de cristal qu'i a livrez pour le service de S. M., et Got 16° pour les taxations... ... e See ets eiple Sete ele e pere te 48e Joie so ee lee . 7997 2°
>1 décembre : de luy, 2200 pour délivrer au s° »E La MaRE, pour son payement d’une figure de marbre
blanc qui a eslé amenée d’Angerville-la-Rivière à Ver-
? C'est-à-dire avec des groupes de figures sculptées représentant les douze Travaux d'Hercule.
sailles, représentant Orphée À, et 184 6° 8° pour les taxatiOiS. 4, Le 2401 d'a re te stan etui SO TOR ON AN
2h décembre : de luy, 7ooott pour délivrer aux Prieur et Religieux de l’abbaye de Saint-Pierre, pour le prix d'une agatbe qu'ils ont mise dans le Cabinet des curiositez de S. M., laquelle somme sera par leurs soins employée au payement des debtes de leur communauté, et 584 6° 8° pour les taxations.. .......... 70581 6° 84
De luy, 6000 pour délivrer au s° VaNDERMEULEN,
peintre flamand, pour ses appointemens de l’année 1684, et 5olt pour les taxations.. ....... ME Gobo
De Iuy, 3000 pour délivrer au s° Le Boureux, pour sa pension de 1684, en considération du soin qu'il prend des orangers des jardins du chasteau de Fontainebleau, et 25tf pour les taxations.. ......... 8025
8 avril 1685 : de plusieurs particuliers, 36808 pour une année escheue Îe dernier décembre 1684 des loyers des maisons appartenantes au Roy sçizes à Paris. 3680tt
DÉPENSE
GRAND COMMUN
MAÇONNERIE
23 janvier - 24 décembre : à Jaques Mazière et PreRre Benceron, entrepreneurs, à compte des matéreaux qu'ils font venir. pour continuer la maçonnerie du bastiment du Grand Commun, avec 8g2tt 16° qui leur est déduit pour six chables qu’ils ont pris au magazin pesant 4464 livres, à raison de 20 le cent (39 p.)..... 2443074 4°
CHARPENTERIE
16 janvier-16 avril: à Mauuer, charpentier, sur les ouvrages qui restent à faire au Grand Commun (5 p.)..
Se san Pate LARMES Ve A DR PES . 19000
22 avril-2h décembre : à luy, sur ses ouvrages au Grand Commun et autres endroits (8 p.)..... A20oott
COUVERTURE
22 oclobre-3 décembre : à Yvon, couvreur, sur les ouvrages qu'il fait au Grand Commun (5 p.)... 9000
MENUISERIE
16 janvier-10 décembre : à Carez, menuisier, à comple des oavrages qu'il fait au Grand Commun
(HN es ee Pt ere dafa sue dd 4 DO0ON
16 janvier : à Mumgezen, menuisier, sur les ouvrages
qu'il a fait au Grand Commun........ SÉbebad DO Somme de ce chapitre... dr 210400
* Picani6z, 1751, II, 69, ne signale à Versailles que la
seule statue d’Orphée, de FRANCHEVILLE, maintenant au Louvre. Cet article en indique la provenance. Le château d’Angervillela-Rivière est dans l'Eure (commune de Glisolles ).
SERRURERIE
20 febvrier-17 décembre : à ne Verr et Hasré, serrurlers, à compte sur le gros fer qu’ils font venir pour le Grand Commun de Versailles (18 p.)....... 785ott
23 octobre-17 décembre : à eux, sur leurs menus ouvrages de serrurerie (4 p.)...... das avant TOGO
1: 8 juin-10 décembre : à Marie, sur ses ouvrages de serrée CB pa): modes a dei é dos ARS Da Es af o
1.3 aoust-5 novembre : à Lucuer, sur ses ouvrages du bal iamh scies A Ad NN SR Lt 1 DO ON
o octobre : à Tavernier, sur ses ouvrages de serru- TONI A Lara AN En EN A EE PR A hoof
3 décembre : à Goniexox, sur les réchaux qu’il four-
TU RARE MERS PE Le RE PT AN ee 23001
Somme de ce chapitre......... 14925ott
PLOMBERIE ET VITRERIE
»2 octobre-24 décembre : à Luaas, plombier, sur ses ouvrages de plomberie au Grand Commun de Versailles (A 1 D TE RAD PE RE ON EL 9300!
216 novembre : à L'Espinouze, vitrier, sur ses ouvrages de vitre en se a RE ee TC t
AL TANSON, Nitrier, em ie Nr ne ES Got
Somme de ce chapitre.......... 9900
PEINTURE
9) juillet-10 décembre : à Jamauzr et pu Rocner, à comyple des grosses peintures qu'ils font au Grand Com- (DER 0 0 ARR NOR PER PR DRE de RalTO ON
SCULPTURE
ÉGLISE DES RÉCOLLETS
MAÇONNERIE
6 febvrier-12 novembre : à Jaques Mazière et Pierre Bercerow, entrepreneurs, à compte des matéreaux qu’ils font venir pour le bastiment de lad. église (32 p.)....
CHARPENTERIE, 26 mars-5 novembre : à Maruer, charpentier, à compte de ses ouvrages pour léglise des Récollets VER RE dE D Re die 51000
COUVERTURE
6 juillet-5 novembre : à Yvon, couvreur, sur ses ouvrages aux Récolets (7 p.).:....:........... 7100
MENUISERIE
9 avril-17 décembre : à Louis Tessier, menuisier, à compte des ouvrages qu’il fait pour l’église et bastiment des Récolets (14 p.).......... HR ue 8200
3 septembre-26 novembre : à Vénor, menuisier, sur ses ouvrages pour les autels des Récolets (5 p.). A8oof
26 novembre : à Reuy,serrurier, sur trois fermetures
de chapelles . .... MAS A ARS ET LT ÉD MS D ON Somme de ce chapitre...... GC SERRURERIE.
18 juin-3 décembre : à Gopienow, serrurier, sur les ouvrages de gros fer qu’il fournit pour le bastiment des HÉObIBt (D) uen Re ec car bec ce a0bOr
3 septembre -17 décembre : à DEzEuSTREs, sur ses ouvrages de serrurerie (4 p.)............... 2900f
3 septembre-24 décembre : à Vazzeran, sur les vitraux de fer qu’il fait pour led. bastiment (7 p.). 2500
19 novembre-3 décembre : à Hasré l’aisné, sur les rampes de fer qu’il fournit pour l'escalier (2 p.). 450
Somme de ce chapitre. ........, 7750
VITRERIE, 9 oclobre-26 novembre : à L’Espixouze, vitrier, à compte des ouvrages qu’il fait aux Récolets (3 p.). 8oot
À Janson, vitrier, idem (3 p.)........... ... 8oot Somme de ce chapitre. ......... 16oott PEINTURE.
17 septembre-5 novembre : à Jamauzr et pu Rocuer, sur les ouvrages de grosse peinture qu’ils font aux Récolets (5 p.)..... en le bn ne due LODON
10 décembre : à RosizrarD, doreur, pour le cocq et les trois fleurs de lys qu'il a doré d’or au feu pour la
choice ÉD he EEE Sen De ON Somme de ce chapitre......,... 1720 SCULPTURE.
23 septembre-12 novembre : à Carriert, Briquer el Pingau, sculpteurs, sur leurs ouvrages de sculpture sur
les autels des Récolets (2 p.)............... 2000 15.octobre : à Mazeuines et Jouvener. sur leurs oupages Ai bashimenh.., 1.414468 siétoes à 1000 Somme de ce chapitre. ........ . 3oooft PLOMBERIE.
30 juillet-3 décembre : à Lucas, plombier, sur les ouvrages qu'il fournit pour l’église et le bastiment des Récolets (H'p.)......... Es see 12210000
GRANDE ORANGERIE DE VERSAILLES
MACONNERIE
9 janvier-24 décembre : à Prenre Le Maisrre, entrepreneur, par advance sur les matériaux el provisions qu’il fait et pour ses ouvrages de maçonnerie pour la grande Orangerie (43 p.)............... 449500
16 janvier : à luy, pour avec 225 10° qui lui sont comptez pour 20 lhoises 1/2 de moïlon qu’il a eus de la démolition d’un wur de Clagny, à 111 la thoise, faire MEN SA AA RE NET UE cts DSTI O
23 janvier : à luy, pour, avec 1200 qui lui sont déduits pour des gruaux ! provenans de la grande escurie,
faire la somme de 5000f............ HAS SOON
| Petite grue.
413 ANNÉE 1684. — VERSAILLES. h1%
AQUEDUCS ET ÉTANGS
MAÇONNERIE
23 janvier-10 décembre : à Aueusrix Moxnar», entrepreneur, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il fait aux aquedues, rigolles et revestement de l’estang de Trappes (SO DA ASS ALI REGULAR A ist FAVORO!
30 janvier : à Lesrine, entrepreneur, à compte de la maçonnerie de l’aqueduc et du réservoir au-dessus de la Guérinière. .:....,.. FR AE 2,4 11600"
16 avril : à luy, à compte des ouvrages et fournitures de moïlon qu'il doit faire en la présente année... 4ooot
13 aoust- 12 novembre : à luy, parfait payement des réparations des murs du parc, depuis les murs de l’estang de Clagny jusqu’à la porte proche le réservoir de Chèvreloup (7 p:}:.:.:..:......::.. 18a7tt5*401
6 febvrier-29 octobre : à Bricar, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie du revestement des chaussées des estangs de Saclay (13 p.)....... sd den 1593D6A
12 mars-929 avril : à luy, sur ses ouvrages au revestement des chaussées de l’estang du Buc (5 p.). 12700
13 febvrier - 24 décembre : à La Fonraine et Sauron, entrepreneurs, à comple des maléreaux pour le gros mur qu'ils ont entrepris de faire entre la butte de Picardie et la butte Monboron (34 p.)....... 251068
26 mars-22 octobre : à La Fonraine, parfait payement de laqueduc qu’il fait à la queue de l’estang de TAPER ONE a a es ne NOT
13 febvrier-17 décembre : à Guipoxr, entrepreneur, sur l’aqueduc qu’il fait du Trou Salé au réservoir de Das CRD es inner ET AUD ON
17 décembre : à luy, sur celuy de la Guérinière. 600tt
27 febvrier-17 décembre : à Simon, entrepreneur, sur l’aqueduc qu’il fait au fond de Buc (20 p.). 99306
12 mars-17 septembre : à Rose, sur ses travaux à l’aqueduc de la Boissière (15 p.)........ . 272701
25 juin-24 décembre : à Larcècne, en l'absence de Rosezin, sur le mesme travail (16 p.)....... 287004
12 mars : à luy, par gralification, pour l’indemniser de la perte qu’il a faite des bois des ceintres dud. aqueduc qui n’ont pu servir à cause du changement... 110
12 mars: à La Rivière, entrepreneur, à compte des ouvrages de lerrasse qu’il fait à la chaussée de l’estang de Viol: MER À cts eat
À Jacuar, entrepreneur, sur ses ouvrages de terres et conroy de la chaussée du nouvel estang de Saclay. 660
12 mars-17 décembre : à La Bronze, entrepreneur, sur la maçonnerie de Faqueduc de Vilhiers (19 p.).. 4o174#
9 avril : à Carton, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il a faits à la queue de l’estang de Frappés:.: .... SE M Le ct DOOON
22 avril-10 septembre : à luy, sur ses ouvrages à l’aqueduc de Maurepas (11 p.)............. Gooott
22 avril-92h décembre : à luy, sur les ouvrages de l’aqueduc qu’il fait entre Coignée et la Verrière (28 p.). LU Re Na ele nie nt ed ae ee SOU
9 avril : à La Pexsée, sur ses ouvrages de maçonnerie à la queue de l’estang de Trappes . ...... 2000!
22 avril : à luy, sur le revestement de l’estang de la Verrière et l’aqueduc entre ledit estang et celuy de la BOIRE Pen de MTS resp te JO
11 juin-9A décembre : à luy, sur l’aqueduc de Ville- (CU EL 0 CREER Pa NN aa sue à CAD OUT
22 avril : à Samson, sur les aqueducs qu'il fait du costé de Vaucresson pour amener de l’eau bonne à boire à MeLSanege ee au D Ad ae SR à cu 3000
11-18 juin : à luy, sur celuy qui conduit les eaux de Vildavray à Versailles (2 p.)...... TER ... 2000
10 septembre-924 décembre : à luy, sur ses ouvrages pour la recherche des eaux bonnes à boire (8 p.). 6gooftt
11 juin-93 juillet : à Dupowr, parfait payement de ses ouvrages à la chaussée de l’eslang du Trou d’Enfer, et Aooft de gralification (6 p.)........ 6539ht 13° 4°
30 juillet-13 aoust : à BLaxcuarp, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il fait sur le chemin de Sève Co D Me EE ra eu à da ot A ne dt te . 2000
27 aoust-2/ décembre : à luy, sur le nouveau bastiment qu'il fait au derrière de lhostel de Conty CR PO Eee ET ETS 2 SOS"
13 aoust : à Morin-Rarier, pour 10 thoises de moilon, à 171 la thoise...... ARE En à ste nana DTOP
13 aoust-12 novembre : à la veuve GneLLé, pour ho muids 1 1 futailles de chaux de Gallis, à 364 le muid, qu’elle a fourni pour les réparations du mur du parc de Versiies (AR) qe sie. ris Do
13 aoust : à Jorroir, pour onze journées employées à toiser le moiïlon, à 18 sols par jour ........, gt 18°
A Trénor, pour douze journées de manœuvres em-
ployées à la chaux et à plusieurs petits ouvrages, à 15° par JOUR Reese nee boues... see, gt 7 aoust-19 octobre : à Fonçeau el LALLEMANT, macons, pour l’aqueduc qu’ils font depuis le bois-de Satory proche le petit réservoir jusqu'au Parc-aux-Certfs (Ep Douce UP ARRET UDON 22 octobre-- 24 décembre : à Forçeau, sur les mesmes MU Ge CRT UT OP ES CE 3booît 27 aoust : aux ouvriers qui ont {ravaillé au regard de
la chaussée de l’estang du Trou d’Enfer et fourni les matéreaute ral Rue Re po LOU 97 17 septembre-26 novembre : à Grmo', maçon, sur la maçonnerie du bastiment des soupapes de Saclay LAN AMP EE Es eee rte 800 15 octobre : à CaqueLarD, sur le pavé des rigolles de
la plaine de Saclay. ............... te 4 OOON 10 novembre-10 décembre : à luy, sur le pavé pour
le passage des rigolles vers Villiers (2 p.)...... Looft 17-24 décembre : à luy, sur celuy qu'il a entrepris pour le passage des rigolles à l’endroit des chemins pu- LOS RER Re Ne ... hooï 15 octobre-19 novembre : à Pouiczer, sur la maçonnerie des regards sur les conduittes de tuiaux de fer de fonte du Chesnay et Chèvreloup . ..... DAS CE DO 12 novembre : à Louis Marrix, pour 50 thoises de moilon qu'il a mené à lestang d’Orsigny, à 8h Ja thoïse. Rae RS RDut D ere hoot 3-94 décembre : à Berceron le jeune, sur les murs de closture des faisanderies du grand parc (2 p.).. 20004 17 décembre : à Jean Carizcon, sur les pierres qu’il doit livrer sur la chaussée de l’estang d’Orsigny pour le revestement d’icelle........... RAA de ... 15oû 17 décembre : à pu Saurier et Mussan, entrepreneurs, sur les provisions de matéreaux qu’ils font pour la chaussée au-dessous du petit Port-Royal... ... 5ooft 2h décembre : à Croswier, sur l’aqueduc depuis les réservoirs de la Guérinière jusques dans le Parc-aux- COR ue SR PR RSR ee re CMS DIO Di
Somme de ce chapitre. ..... 8575651 2°
FOUILLES ET TRANSPORTS DE TERRES
9 janvier-2h décembre : à Pirre Le Crerc, terrassier, sur le razement qu’il fait à la butte de Monbouron (49 Rihsr ie). A 0) L'EAU
9 janvier-3 avril : à luy, sur des terres qu'il trans-
| Ou Grrat.
pporte au relour de la grande advenue à costé de l'estang dde Porchefontaine (9 p.)..... Aire rene 2070 30 janvier : à luy, parfait payement des terres qu'il a titransportées au bois de Trappes........... 2684 15° 4 avril : à luy, parfait payement des terres qu'il a transportées tant pour fortifier la rigole du bois de TTrape, que pour un bout qu'il a fait à celle de Guian- CRDANL UN U Lv eee A 2 RAS MR dE EU 276N 1° 16 avril : à luy, pour les {ransports de terre faits pour
Ida réparation de la chaussée de l’estang du Val... 254 9 janvier-17 décembre : à Houer, terrassier, sur les terres qu'il transporte à la grande avenue en face du cchasteau de Versailles (12 p.)......... dia re DOS 27 aoust-24 décembre : à luy, sur les terres qu'il ütransporte pour remplir les rigolles de la grande avenue (OR. ee al ie a ee Lee 7800ft 9 janvier-3 septembre : à Jansox, terrassier, sur les terres qu’il transporte dans la grande avenue (6 p.).... CE PP CO D Te POI LéRiacr MONO 16 janvier : à luy, sur les terres qu’il transporte pour lPélargissement de la contr'allée du Maiïl......... 5ot 22 avril-25 juin : à luy, sur ses transports de terre ddevant les Récolets (2 p.)............ Yu. H608N 22 avril-5 novembre : à luy, sur les rigolles qu'it ffait à la grande avenue pour planter des arbres (7 p.).. SR pan in SÉMSRORES PRM Li ARE 00 of 29 juin : à luy, pour les terres qu'il a transportées ppour l’aplanissement des salles des ouvriers. ..., 120 9 janvier-22 avril : à Jagwar et Louis François, sur
da chaussée qu'ils font au nouvel estang de Saclay (GR MUC RES DE RMC AS tr 0 DO ON 26 mars : à Jacowar, terrassier, à compte du transport dde terre qu'il fait à la chaussée du nouvel eslang de MAO ie de tente use ee: cie 0O0N 11 juin-12 novembre : à Louis François, sur le LANBANE Travail (Op) ee ai ru nos io 2. HA6ON 27 aoust-17 décembre : à luy, sur les terres et conrroy qu'il a entrepris pour la construction des chaussées ddes étangs de Saclay et Trou Sallé (6 p.)...... Ahoo 9 janvier : à la veuve Vacaar», pour deux puits qu’elle
aa fait sur la ligne du fond de Villiers à l’estang de Sa- CLR hs ii ec ua DR AU 5 CON 16 janvier : à elle, à compte des trois puits qu'elle a ccommencé sur la ligne du fond du moulin de Corbeville at:inonlin de Satiay its tn. soft 20 febvrier-3 septembre : à elle, parfait payement de
5563 thoises 5 pieds 4 pouces cubes de sable qu'elle a d
Utransporté dans la grande avenue (12 p.). 2255 11° 1
LarenTess 2
h17 ANNÉE 1684. — VERSAILLES. | 418
12 mars : à elle, pour son payement de quatre puits qu'elle a commencé sur la ligne du Trou-Sallé à Buc. 13# 9 janvier : à Jean Esme, à compte de trois puits qu’il faits ERA IR DRAM PR PAL ER ee alt 10 janvier - 22 avril : à Morin et Porriers, terrassiers, sur le prolongement de la chaussée de l’estang d’Arcy ÉR PES LEA RUN INNRATAR TA TRE t PANNE 290 9 avril : à eux, pour avoir rempli un trou joignant l'aqueduc au-dessous des Graissets et avoir rembleyé en douze endroits les aqueducs du Parc-aux-Cerfs... 2251 3-24 décembre : à eux, sur leurs transports de terre pour la chaussée dans le fond de Villepreux le long des are die Dane (4 pe) 4 D UE Le RER 1000!
h juin : à Jean Porrier, pour avoir remblayé le dessus de la chaussée de l’estang d’Arcy en vingt-sept endroits où les ravines avoient fait de grandes concavitez... 45 16 janvier-19 avril : à Cnaries Duponr, sur les rigolles neuves et réparations de la queue de l’estang dle Probe Di)r er ui ue era eA 657 17° 13 febvrier- 30 juillet : à luy, pour les levées de terre qu'il a faites pour remplir les rigolles qui estoient faites pour la conservation des arbres de l'avenue du Trow-
Me DA) AA RL A at 1145 9 juillet : à luy, pour fouille de terre à la rigolle neuve proche la masse de Trapes............... 166 {4°
19 avril : à Parcipes Duponr, terrassier, pour ume partie des réparations de la rigolle de Plaisirs. 11 10° 16 janvier-5 mars : à Trisour, terrassier, sur ses owvrages aux rigolles neuves et aux réparations de la quewe de l’estang de Trappes (3 p.)............... 2001 16 janvier-16 avril : à Caquerarr, parfait payement des ouvrages de pavé faits sur les ponts des glacis des r1golles de la queue de l’estang de Trapes, Bois d’Arcy «et Satan ( 2 Da). sed. à aan de de EE da 18234 10° 25 juin : à luy, parfait payement pour fouilles ef trantsport de terre par luy faits pour fortifier la digue de l’amcienne rigolle proche la garenne de Puis à Loup. 6898 5° 16 janvier: à La FLeur, parfait payement de 3311! 15° à quoy monte le toisé de 221 thoises 1 pied cube, à
30 RO OISE €. à à Pole s. A MR 1811 17%5° 30 janvier-9 avril : à luy, sur ses ouvrages de terrassement à l’estang de Trapes (3 p.)............ 575 12 mars : à luy, sur la rigolle neuve de Diancourt.…. se Ma Rte IS AS Du TM Us du NS sd SE TON 13 aoust : à luy, sur la rigolle de la garenne de Voi- (MAN EE TN PR EE es LÀ go "8 septembre : à luy, pour avoir accommodé les fomtaines pour le camp de Buc...... PRE MTL à 1 ot
19 avril : à LarLeur et consors, pour parfait payte-
ment de fouilles de terres faites au long de la rigolle entre Guiancourt et Voisins. ...........,.... 576 16 janvier : au nommé Esue et à deux mineurs qui ont travaillé chacun deux jours à ayder à prendre des niveaux, le premier à 25° par jour et les deux autres MR UND US SSRuR SENS Se HN 3 42840 23 janvier-26 mars : à Denis le jeune, de Buc, fontainier, parfait payement de posage de tuiaux de huit pouces pour conduire l’eau dans le canal de Launay (De Lt AU ARR Rte due 55ott 16 avril : à luy, pour remboursement de dépenses faites au moulin de Launay........... NUE 21H 14° 17 septembre : à luy, pour avoir posé une pompe dans les fossez du Ménil-Saint-Denis........... 15 23 janvier : à GopmEr, SABANDE et consors, pour avoir répandu du sable sur les chaussées pavées aux montagnes du chemin de Paris à Versailles par Viro- Hays AA CPR NU ERNEST D 1168 5° 30 janvier : à ProvoreL, sur ses ouvrages aux rigolles et réparations de la queue de l’estang de Trapes. 37 10° 19 avril : à luy, parfait payement des fouilles de terre de la rigolle des bois de Magny............... 62h 30 janvier-25 juin : à ABRAHAM SURBLED, sur ses ouvrages à la queue de l’estang de Trapes (4 p.)... 1254 5-19 mars : à luy, parfait payement des fosses qu’il a nelloyez et des saignées faites à des mares pour l’écoulement des eaues (2 p.)............. gta n° 9 avril : à luy, parfait payement de 461 6° pour transport de terre fait à une rigolle au-dessus du bois
PAPE MR Re id eee dure : 17974 11° 19 avril : à luy, pour transport de terre fait pour fortifier la rigolle de Plaisirs. . ................ 1hott
30 janvier : à Launay, sur ses ouvrages à la queue de l’estang de Trapes....... RSR AE Re ante 68t 30 janvier-5 mars : à Le Roy, sur ses ouvrages à la queue de l’estang de Trapes (3 p.)........ 29584 10° 12 mars : à luy, pour quatre puits qu'il a commencés sur la ligne de Villiers à l’estang de Saclay... . sv dot 19 mars-3 avril : à luy, parfait payement de 504 13° à quoy montent les ouvrages de terres qu’il a faits à une chaussée dans le fond de la Verrière, et d’un fossé fait près la Villedieu (2 p.)......... HAT AR 164it 13° 8 avril : à Jaques Le Roy, parfait payement de k78# 1° à quoy montent les ouvrages de fouilles et transports de terre faits à la rigolle de Favreuse dans la plaine de Saclay et pour la démolition de deux ponts sur lad. rigolle.....:., List A D DOTE EN 1781 1° 30 janvier-19 novembre : à luy, sur ses transports de
419 COMPTES DES B/ÂTIMENTS DU ROI. h20
terre à la grande avenue en face du chasteau en 1682
RS (ou + CPAS AN | EH SEASESNENT EAN 1500 29 avril : à luy, sur les transports de terre faits devant le Cheny..... AL EU ES NS TRAIN UN h31
7 may : à luy, sur les transports de terre au bord de Testans de (AbRY ele e nus u ao 39 80 janvier-g avril : à Puicrppes, terrassier, sur les ouvrages qu'il a faits à la queue de l’estang de Trapes (ape Sn RE LE Hs RER 1183 16° 19 avril : à luy, parfait payement des transports de terre pour la construction d’une partie du grand fossé du bois d’Arcy, et pour la digue au-dessus dud. fossé. .
LS UE EG UE M sb 3904 80 janvier-9 avril : à pu Muy, sur ses ouvrages à la queue de l’estang de Trapes (5 p.)..... Mur t 7954
19 avril : à luy, parfait payement de 1450 3° pour les fossés du bois d’Arcy............. 1. s 146 3t 25 juin : à luy, parfait payement de 1569 9° pour 280 thoises de rigolles au-dessus de l’aqueduc de la fontaine et pour une digue prez le bois de Villepreux. . . .
SN LORS LR US AR Se Edo RON UT 30 janvier-26 mars : à BaratoN, sur ses ouvrages à la queue de lestang de Trapes (2 p.)....... 8h 13°
5 mars-19 avril : à luy, sur son attelier de bois de Niofle (sic)! et d’un fossé qu’il a commencé de nettoyer dans la bruière des Clayes (3 p.).......... 2561 16°
30 janvier : à Le Cour, terrassier, à compte des transports de lerre par luy faits à la grande avenue en face du chasteau de Versailles en 1689 et 1683...., Boot
30 janvier : à La Bronze, soldat mineur, à compte de la fouille de terre de l’aqueduc de Villiers à lestang de BRAVE ce VU RUBENS Re an dt UeL 1000
27 febvrier : à La Bronze et consors, sur l’aqueduc LA FM AL Ge PARCS PE A A EE PAS A ARE de CA ER 1008
6 febvrier : à LoucuarD, terrassier, pour les terres qu'il a transportées sur la chaussée de l’estang de Cla- PNA are NPD PUR NE Er H29% 10°
27 febvrier : à luy, sur les terres qu'il transporte pour remplir le bout de la rue qui est en face du jardin de l'hostetide Soissons he) ere PERS 15oot
3 avril-12 novembre : à luy, sur les terres qu’il porte de la sablière des moulins de l’eslang de Clagny pour relever nue de Pans ts pen mit SERRES 15261
6 febvrier : à Perir, terrassier, pour les terres et sables qu'il a répandus sur les chemins de Paris par Mode Le LD PAU SU SUN AE im 100h
! Faut-il lire : «Son atelier du bois de Neaufle?» Voy. ciaprès (col. 420), Prerr£ VanTELAY.
6 febvrier- 3 avril : à Le Moins, terrassier, sur ses ouvrages à la queue de l'estang de Trapes (3 p.)... 1901 9 avril : à luy, parfait payement de 3881 19° pour avoir fortifié une partie de la rigolle de Plaisirs. 111 12° 6 febvrier-16 avril : à Pierre Vanreray, parfait payement des fossés qu’il a nettoyez le long du bois de
Noaafle(3p)...:..2,.0, A A AE DR LA 78# 6 febvrier : à Guimow, sur ses ouvrages à l’aqueduc du Bron Saleen BU NAN RP an re Re NE 136%
13 febvrier-24 décembre : à Bourçauzr et Mais, arpenteurs, pour les journées qui ont esté employées aux nivellement et arpentages de tous les environs de Versailles, à raison de 4 par jour par chacun d’eux, et des hommes qu’ils ont employés pour les aider, à raison de 20° par jour (11 p.)....... sie Lo eee L783
20 febvrier : à Vazzée, pour les petites rigolles qu’il a faites le long des aqueducs de Villedombe et du Plenis si adame sai DER euR DE EL ane 89! 10°
12 mars-16 avril: à luy, pour ses transports de terres pour la petite rigolle de la bruière des Clays, et des fossés nettoyez (3 p.).:............, 777 16°
12 mars-9 avril : à luy, parfait payement des fouilles et transport de terres par luy faits, tant à la chaussée qu'à l’estang de Trapes et à la rigolle de Bouviers (RL ue er Der SR 1025 9°
Q juillet : à luy, parfait payement sur ses fouilles de terre à la rigolle neuve des bois de Neaufle. 1238 19°
3-17 décembre : à luy, sur la construction de Ja chaussée des Marinières (2 p.)....... FH NRU MS 345t
2h décembre : à luy, sur le pavé qu'il fait sur les ripollen etiaqueduess SEE ELITE QU CR QUE hoot
20 febvrier : au s° pe SAINTE-CATHERIRE, pour remboursement de la dépense qu'il a fait tant à tracer diverses rigolles qu’à réparer celles de Satory... 36H 15°
27 febvrier : à luy, pour son remboursement de la dépense qu'il a faite pour le batardeau qu'il a fait faire à la chaussée de l’estang de Trappes. ....... 59h 10°
19 mars : à luy, pour son remboursement des journées d'ouvriers employez à nettoyer des fosses sur les travaux qu'a; ei lea 29H 10°
27 febvrier : à Picarp, pour réparations qu'il a faites à la Guérinière, lant d’esboulis remplis que de talus faits pour l’escoulement des eaux............. RES 30h
5 mars : à Jean Rourié, pour la tranchée pour la conduitte des tuyaux de la citerne de Noisy... ... 15 19°
À Vaucauus, sur ses ouvrages à la queue de l’estang
de TIADDEs. is ou dd 0. 25
À La Douceur, pour trois puits qu’il a fait pour con-
noistre la fouille de l’aqueduc qui se doit faire à la Boissière:. . +2: A4 RS PANNE 29
12 mars-25 juin : à Coquerer, parfait payement de 3534 11° 8°, montant des fouilles par luy faites à la rigolle
neuve de la plaine de Satory (3 p.)...... 2534 11° 8° 19 mars : à luy, pour la réparation de deux rigolles du moulin debaimay.n21244, 0.0. 48
16 avril : à luy, pour transports de terre faits pour la fouille des puits pour toiser l’aqueduc de la Guérinière + : 1.2 SANS ‘1 VAE is CNRS 354
29 avri- 0 juillet : à luy, parfait payement des fouilles et transports de terre faits pour la construction d’une rigolle le long du mur du Parc-aux-Cerfs (2 p.)... 160
12 mars : à Quanrin, terrassier, pour ouvrages faits dans les bois de Trappes et autres endroïts.. 246 15°
19 mars : à Jean Sacsr, terrassier, pour trente-huit thoises cubes de terre qu’il a coupées au milieu de la digue du premier estang de Saclay, à raison de 25° la those. santa ENS du Heu del kr 10°
26 mars-17 décembre : à La Rivière, sur les transports de terre de la chaussée du fond de Villiers et les lunettes de l’estang de Saclay (16 p.)......... 2034
26 mars-16 avr : à Jengreste, parfait payement des ouvrages à la rigolle de Puisalou (2 p.)...... 31H 19°
26 mars-19 novembre : à Amior, terrassier, sur le transport de terre pour le rehaussement de la chaussée du premier estang de Saclay et rigolles des environs de Milieu (6 DR RAT MN dau, . 355ot
9 avril-17 décembre : à luy, sur les rigolles qu'il fait aux environs de Villiers et Corbeville (7 p.).... 4hoof
26 mars : à LaronranE et Saurow, pour 57 thoises de fouilles de terre qu'ils avoient commencé de faire aux acqueducs des Graissets, lesquelles fouilles ont esté recomblées attendu qu’on a fait passer les acqueducs plus EU IAGE 0 0e ER en EC EE RE DR CO 15ott
9 avril : à FrancarD, terrassier, pour ses ouvrages de terrasseautreservoir dit buci. 20 20 nn 201
16 avril : à Le Prince, pour transports de terre faits pour boucher les brèches à la rigolle du bois de Trappes.
payement de 4054 15° pour fouilles et transports de terre faits pour fortifier une partie des rigolles de l’estang de Phappos: LORS CPAS EN Se ER 92h 5° 22 avril-20 aoust : à DescaapezLes, sur les terrasses qui lremue pour le pont du fond de Buc(7 p.). 6392 1% aoust-3 septembre : à ses ouvriers, sur le même travail (a pi)4, 2460 CC CARE dés dot AUTO 29 avril- 24 décembre : à Auerer, sur ses ouvrages et
transports de terre et conroy, tant pour la construction des chaussées que des rigolles des plaines de Trapes, le Menil-Saint-Denis et Maurepas (22 p.)...... 31980ot
29 juin-10 septembre : à L'Évarré, terrassier, pour les fouilles et transports de terre qu’il a faits pour fortifier la digue et chaussée de la rigolle ancienne entre Guiancourt et Voisins, jusqu’à la nouvelle rigolle vers Giianeauré (9: pr). 4 0 vhs à 2814 15°
9 octobre-24 décembre : à luy, sur les réparations aux rigolles des bois de Trapes (6 p.)......... 1090
9 juillet : à Caarues Mesce, pour transport de deux soupapes avec les conduites de Versailles à l'estang de la Ventes tr SR RE ere ARE 3ot
À Ouxivier,. parfait paiement de 247 à quoy montent les fouilles de la rigolle neuve proche la masse de Trapes et autmes enr es Lt RE dan 184 6°
23 juillet-24 décembre : à Broussarp et Prevosrez, sur les terres qu’ils transportent pour la chaussée et levée du chemin de Buc à l’avenue de Chaville (11 p.)..
SR RE TR A td RU Le NS 3390ot 13 aoust : à FresLon, sur les terres qu’il transporte devantiies/RécoMetsss rh PSC RER Rent Loi
20 aoust : à Tuienry, pour l'enlèvement et remblay de 388 thoises de terre qu'il a fait pour le revestement de la chaussée du Pré-Clos, à 30 sols la thoise... 58att
15 octobre-26 novembre : à luy, sur le remblay des terres de la chaussée du Pré-Clos (4 p.)........ 5a5tt
1 7 septembre : à luy, sur idem, au bout de la lunette du premier estang de Saclay. ................ 8ott
17 septembre-17 décembre : à Lorsrron, sur les terrasses de la chaussée du pont de Buc (7 p.).. 11300
22 octobre-17 décembre : à Tremor, sur les fossez pour enlourer les remises et bois à planter dans le grand parc del Versailles (6 ps}... 34400. 10001
29 octobre : à Duran, sur les terres qu'il remue pour le recouvrement de l’aqueduc de Vildombe.. 8ot
12 novembre-17 décembre : à luy, sur les terres pour couvrir l’acqueduc d’Orsigny (3 p.)........... 290
29 octobre-24 décembre : à Dupuis, sur ses transporis de terre pour faire les rigolles des ravines autour des réservoirs sous Roquancourt et estang de Clagny (GpPai a AR PR AT D DER Mt Le 1200f
12-26 novembre : à Perrier, sur la fouille des puits d’épreuve qu'il fait aux Essards et au petit Port-Royal CENTS AURAS ra Sn ED Art à 1534 6° 8°
12 novembre-24 décembre : à pu Mesniz, sur la fouille et transport de terre qu’il fait pour la construction des rigolles de Cognières (3 p.)........ 464 15°
493 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROL h24
12-926 novembre : à Pousser, sur les rigolles de la plaine du Perray (2 p.).................. 3988 5° 17 décembre : à luy et Le Ror, sur idem..... 200 12 novembre-17 décembre : à Maicrer, pour la construction des retenues d’eau au-dessus des Essarts (3 p.). STAR HAS ENS GRO UR EU PER DER unies à ou Lu dr e MDON 26 novembre : à La Bru, pour la construction d’un fossé, d’une retenue et des rigolles auprès des Landes. . HRRURS RER RENE LE NUE LASER A DO 10-24 décembre : à Gonwor, sur les fouilles et transports de terre qu’il fait aux deux réservoirs du Parc-aux- Dés SDL) EM MU RE RSR RON 10 décembre : à Cuares Duguisson, pour les terres qu'il a remuées pour rehausser la chaussée de lestang dé Poou l'Enfer LL ANR EE SMTP A0 17 décembre : aux ouvriers employez à l’arpentage des terres qui ont esté endommagées autour du grand parc Eten dedans ee 0 La coran e tee ol 1e 24 décembre : à Jgax Loneuer, pour soixante thoises courantes de petits fossez pour détourner les eaux qui tomboient dans la rampe que Pirre a faite en dedans du date OÙ
se
parc.......
Somme de ce chapitre... 292423t 14° 7°
MURS DE CLOSTURE DU GRAND PARC
9 janvier-3 décembre : à Joüer et Rocuerz, entrepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie de la closture du grand parc (34 p.).............. 347ha5f
MAÇONNERIE DE DIVERS ENDROITS DU CHASTEAU DE VERSAILLES ET AUTRES EN DÉPENDANS.
9 janvier-12 juillet : à Duvivier et La RaméEe, mineurs, parfait payement de 1856 16° 8° pour fouilles de terre et maçonnerie de trente-deux puits qu'ils ont fait au pied de la grande aile du chasteau de Versailles, et 5o#t de gratification (7 p.)......... 1111 16° 8°
17 septembre : à eux, pour un autre puils au mesme CHANOIM Lee al 2 Ua Pubie Delodutl ions DOTE
23 janvier : à eux, pour fouille et maçonnerie qu'ils font pour la fondation des murs de la petite cour du chasteau du costé de l'escalier de la Reyne...... 140t
13 febvrier : à eux, parfait payement de 187 10° pour fouilles de terres faites aux fondations pour l’élargissement de l'aile du petit chasteau de Versailles, 39 thoises, à 51 Ja thoise. .......,.....,... h9ù 40°
30 febvrier : à eux, sur les ouvrages du cabinet qui se doit faire au bout du Parterre d’eau.......... 5of
6 murs : à eux, sur leurs ouvrages de terre et de ma-
çonnerie au cabinet au-dessus du Marais dans le petit DR Re ee à He RER NE St La dott 26 mars : à eux, sur les massifs qu'ils font pour les dez au long de la rampe du Marais. .......... 190t 22 avril-1” juin : à eux, sur leurs fouilles et maçonnerie au pied de la grande aile (2 p.)......... 680ot 13 aousl-26 novembre : à nu Vivier, parfait payement de go2f 15° pour fouilles et maçonnerie pour les fondations des bassins des cabinets au-dessus de la Salle du bal et du Marais dans le petit parc (2 p.). 259% 15° 27 aoust-Q octobre : à luy, sur les fondations des bassins des bosquets à costé des sphinx (3 p.)... 65o* 9 janvier : à ne Macuy!, tailleur de pierre, pour ouvrages de vergelée et de deux piéd’estaux faits au Parterre d'eau, sb nes RAA NUE AT . 1334 19 mars : à luy et Picor, pour piéd’estaux qu'ils ont taillés dans le pelit parc.................. 331t 6° 16 janvier : à pes Maisons, maçon, pour avoir démoly 20 thoises et demie du mur de Clagny et l'avoir entoiss 48 noue le ie Re UC 16 janvier-6 febvrier : à Francosur et Desrocuers, appareïlleurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie, pour poser les auges à la petite escurie de Versailles (3 p.).. BEA OR LE AP RDET RE NN ET AAEE De DE uriE 250ot 16 janvier-24 décembre : à Jaques Mazière et Pierre Bergeron, entrepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie en divers endroits du chasteau de Versailles et aux sources (11 p.)...... SE PS RARE .. 12800 23 janvier-12 novembre : à eux, sur leur maçonnerie pour l’ellargissement du petit chasleau de Versailles du costé de la petite cour à gauche (19 p.)...... 2g4oof 16 avril-16 juillet : à eux, pour la pierre de Saint- Leu et Arcueil qu'ils ont fourni pour les piéd’estaux des figures et les dez des treillages du petit pare (2 p.).... Re UNI TD UND Cie ne ET TRE 10 0.
16 avril-11 juin : à eux, sur leurs ouvrages à l’hostel de Louvois, pour le service du Roy (2 p.)... 20001 a juillet-13 aoust : à eux, sur leurs ouvrages à l’hostel de Nielle (a p.)......... FLAN D Rs pee 2 LADDON 9 octobre : à eux, sur leurs ouvrages au chasteau et qu Dlacibnen an Less RAR Run Le .. 1200 5. mars : à Mazière, pour journées d'ouvriers qui ont démoly le ciel ouvert de la petite cour du chasteau der-
rière l'escalier de la Reyne............... . Lg 19° 17 décembre : à luv, sur ses ouvrages au chasteau et
AR ROUROSS (A D.) es xs Rue un sors sa MO QON ? Ou Macur.
ane cne- C he
23 janvier : à La Fonraixe, sur la maçonnerie des puits de l’encoignure de la grande aile... ...... 9ook 13 febvrier : à luy, pour 10 thoises à pieds de matéreaux pour les deux puits, à 3off la thoise..... 310 12 mars-25 juin : à luy, sur ses ouvrages en divers endroits da petit parc (8 p.).............. 11700! 23 janvier : à L’Espérance et ses associés, pour quatorze petits piéd’estaux pour mettre les Termes autour de Latonne........, PA NS HN ER 168 23 janvier-24 décembre : à Levé, entrepreneur, sur les matéreaux qu'il fait venir pour travailler au Cheny (RO ph 64 Le AL yet al on 111000 32 avril-10 décembre : à luy, sur la maçonnerie du logement derrière les magasins (24 p.)...... 31390 22 avril-25 juin : à luy, sur l’aqueduc de la rue de Paris: ta pal sue fue Nas An Dao 1700f 29 avril : à luy, sur la maçonnerie des grandes escuro bg eu n Sidi A0 en 1024 16 juillet : à luy, sur plusieurs réparations qu'il fait tant aux grandes et petites escuries qu'ailleurs... 5ooft A luy, sur les ouvrages qu'il fait pour la grille. 5oof 30 juillet-17 décembre : à luy, sur ses ouvrages en divers endroits de Versailles (3 p.).......... h5oott 30 janvier : à Rouais et Jouer, entrepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie tant à la GChancelerie qu'aux puits des grandes escuries . ........... 5oott A La Rarière, carrier de Saint-Cloud, pour douze auges qu'il a livrées aux pelites escuries, de 5 pieds de long sur 3 pieds de large, à 30° le pied... ..... rot 6 febvrier : à Noëz Picor et Denis Jaques, tailleurs de pierre, pour trois piéd’estaux qu'ils ont faits pour des Termes et avoir réparé deux socles des vazes...... 374 13 febvrier: à eux, pour deux piéd’estaux..... 92h a7 febvrier : à eux, pour deux piéd’estaux pour porter des figures de marbre........... FIN EUR 78h © 18 juin : à eux, pour plusieurs piéd’estaux qu’ils ont LÉ EE ASS à ASE Fe QC A SE ER LAN at 1548 11° 9 avril : à Noëc Picor, pour avoir taillé six piéd”estaux pour les figures de marbre au bout de l'allée roOvatle "ut bar ARC ERA CE 124 10° 6 febvrier : à Noër Grorces et consors, poseurs, pour avoir sorti du chasteau, du costé de l’escallier de la Reyne, les quatre colonnes de pierre que l’on a démoly du passage au devant dud. escalier et les avoir transportées au magasin ..... PL be Me AE 0 LS lea it dia 184
30 febvrier - 24 décembre : à Tazvenor, entrepreneur,
sur les ouvrages de maçonnerie qu’il fait au chasteau de Noisy pe) td fils dures 6500
27 febvrier : à Moreau, appareïlleur, pour avoir rétably à neuf les clavaux de la porte du grand pare. 150 5 mars-22 avril : à L'Évée, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie à la pièce de Neptune, au petit parc: dé Versailles (5 pese 52 5. Vas vuisr 600dt 26 mars-20 aoust : à luy, parfait payement des ouvrages de maçonnerie qu’il a fait aux pièces d’eau devant le chasteau et aux bassins de Flore, et 4oof par gratification en considération de la difficulté du service A PEER RE Hide GOUT af 32 avril-17 décembre : à luy, sur les murs de l’avantcour du! chastears (a 6! Di} dau 3 41 38900 9-30 juillet : à luy, sur le mur de douve qu'il fait au Passintdu Drapon (Hp): 2500 13 aoust-23 septembre : à luy, sur les matéreaux pour les fondations de la fontaine au-dessus du Marais
(8 pales. ES SAS es Due 1300 3 seplembre-12 novembre : à luy, sur la maçonnerie du petit parc (3 p.)...... UNS FRS PAR EACR 2000
19 novembre : à luy, sur les ouvrages qu’il fait à la fontaine du cabinet à droite du sphinx......... 5oott 5 mars-30 juillet: à Bcancuarn, entrepreneur, à compte des ouvrages et matéreaux qu'il fait voiturer pour le logement des ouvriers (10 p.).. 174808 13° 6° 20 aoust : à luy, sur la maçonnerie des ponceaux. et murs:.du chemin de Séve.. : +5,44 1000 12 mars : à Noëz Sanson et Jacques Poivre, carriers, pour la pierre d’Arcueil et plastre qu’ils ont fourni pour les piéd’estaux du parc et pour les modèles... 2074 14° 12 mars : à BARTHELEMY PorTenie, carrier, pour huit auges de pierre de Saint-Cloud qu’il a fourny pour les petites escuries du Roy, à Versailles. .......... 180h 12 mars-16 avril : à Noëz, maçon, parfait payement de plusieurs petites réparations au chasteau et aux poinpes (4 pi}: 424.2 02 D HO ‘+... 8270076!
11 juin : à luy, pour le restablissement des escuries de Mademoiselle . ...... DR PP EN Le à as 4 HOON 3 avril-3 septembre : à Anpré Noëc, parfait payement des ouvrages de maçonnerie pour l’augmentation des logemens des matelots (4 p.)........ :. 28634 19° 11° 26 mars-13 aoust : à Guiccauue Poucuier, parfait payement des ouvrages de pierrées qu’il a faits en divers endroits du grand et petit parc (8 p.)...... 22511 16° 16-20 avril : à luy, sur deux murs qu’il fait pour passer une conduilte de tuiaux de fer dans un fonds .. boot
18 juin-16 juillet : à luy, sur les murs qu’il fait pour
proche les moulins de Clagny (a p.).........
soutenir la conduite des moulins de Clagny au réservoir de Chèvreloup et autres ouvrages qu'il fait à plusieurs
regards, tant sur lad. conduite que sur celle de la boutte de Montboron (2 p.)............ HU ue En 00 d 9 avril-19 novembre : à Crosnier, maçon, panrfait payement de vingt-sept bassins de pierre de Saint-Cloud qu'il a fait et posé sur le haut de la pièce de 1lIsle Royale Spa) e 0 HS EE ee SUR 3hthot 9 avril-3 décembre : à Varienon, entrepreneur, , sur ses ouvrages de maçonnerie pour la construction des mmouveaux réservoirs au petit parc (27 p.)........ 863300tt 22 avril-3 septembre : à luy, sur ses ouvrages de :maçonnerie derrière la pelite escurie (12 p.)..... 198300 22 avril-13 novembre : à La Pensée, sur ses ouvreages à la nouvelle serre de l'Orangerie de Trianon (8 p.))... LU UT ÉCRRE 2 DOM D aie NE a ef SAR OCR SR GO) 23 avril : à La Pensée et AuLarce, sur leurs ouvreages de maçonnerie aux aqueduecs dans le petit pare.. 2500 11-18 juin : à Aurarce, entrepreneur, sur les agqueducs du petit parc (a p.)....... DR A 192008 2-30 juillet : à luy, sur la maçonnerie des bassinas et autres endroits du petit parc (3 p.).....,... . 38300 30 juillet-12 novembre : à luy, sur l’acqueduc dovuble qu'i fait au long du chasteau (11 p.)........ 93300 22 avril-24 décembre : à De Corte, entreprenaeur, sur la maçonnerie qu’il a entrepris au nouveau réserrvoir LS RS ARR El AP NA 85000 29 octobre-2h4 décembre : à luy, sur les nouveelles escuries derrière les petites (8 p.)........... 8000 29 avril-3 décembre ; à Gapriez, dit LA GAREENNE, sur le rétablissement des rigolles et aqueducs des nmouos ide Olagny (5m). se. ue, s160 es 29300) 20 aoust : à luy, pour la pierre qu’il a fournie pourr les piéd’estaux du pelit parc. ........ ee Leu .. 22678 20 may: à plusieurs tailleurs de pierre, maçonos et plastriers pour les ouvrages qu’ils font dans le petit pparc. Dee st Re che NÉAD Ce Vert ro qu LOONLT 18 juin : à Lamoureux et Bonarr, pour quatre-viingtdix sacs de plastre fournis pour le petit chasteau,.. 3oft 18 juin : à Manseau, carrier d’Arcueil, pour 383 ppieds cubes de pierre d’Arcueil qu'il a livré pour les piédd’es- 344 33° 6°
9 juillet : à Mon et Rarier, pour quatre thoises ccubes
taux du petit parc...... A DUC UE
de moiïlon de Galie qu’ils ont fourni pour la réparaation des murs du parc du chasteau depuis la chaussée de: l’estang de Clagny jusqu’à la porte proche le réservoirr de Chèvreloup, à 16h la thoise........ le ol Al
16 juillet : à eux et consors, pour le moïlon et chhaux qu'ils ont fourni et pour leurs jeurnées à réparerr les 2094! 10°
murs de closture du parc................
23 juillet : à eux, pour fourniture de moïlon et journées de travail........ DOUÉ A PURE CASA. 6"
23 septembre : à Prerre Morin, pour une thoise de moilon qu'il a fournie pour réparer les murs de closture dud. pad PARU ART LU AE NES VIE jet 64
16 juillet-10 décembre : à Le Maisrre, sur la maçonnerie du logement de Dupuys et escuries de la Surintendance (6: p.)....41. 42. 4481 Fou as taaboot
17 septembre : à luy, sur les matéreaux quil a fourni aux mineurs pour les fondations du bassin de Ja fontaine dans le cabinet au-dessus de la Salle du bal. ... 9ook
19 novembre : à luy, pour la pierre d’Arcueil et de Saint-Leu qu'il a fournie pour les piéd’estaux que l’on pose ‘dans le petifipare 4, 614445 .4, ras 387
16 juillet : à Feranrin, Dusors et autres, pour ouvrages de maçonnerie et autres qu’ils ont fait faire au 5864 3° 81 10 décembre : à Dugois et ses associés, pour ou- 769! 12° 30 juillet : à L’Espine, sur les réparations de maçon-
logement du s° nes Cuasreaux, à Satory ...
vrages de maçonnerie au moulin de Satory.. .
nerie qu'il fait en divers endroits des murs de closture di pate.;r, LR 40 US UM ER DS E 200
20 aoust-17 septembre : à La Dovcrur, tailleur de pierre, pour les socles et piéd’estaux qu'il a laillés dans le petit parc avec Antoine CAnDELor (2 p.)....... 96
20 aoust : à Provosr et consors, pour le plastre qu’ils 1591 13° 4° À Le Jonczeur, pour avoir rétabli le ciment des ches- 5764 1° 4
3 septembre : à Vicver et Le Crerc, tailleurs de
ont fourni pour plusieurs modèles. .
naux et fosses de la Salle du bal....... re
pierre, pour avoir rabaissé le pourtour du mur de douve du bassin de Bachus, pour y mettre le cordon de marbre.,...,. FOCUS ne Frot Lacie 20h
23 septembre : à la veuve GRELLÉ, pour seize muids de chaux pour réparer le mur du parc de Versailles depuis la chaussée de Clagny jusqu’à la porte proche le réservoir de Chèvreloup (a p.)............ ... 576*
19 novembre : à la veuve Guérin et Jean Laïs, pour plastre fourni pour employer aux modèles que lon a fait dans-le polié parc... .....:41,,, MERE Le 58 10°
26 novembre - 24 décembre : à Mano, pour ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en divers endroits des moulins des environs de Versailles (2 p.)....... 200 17°
10 décembre : à Apener, sur ses ouvrages de maçonnerie à Bonners.......:, PA MOT
17 décembre : à Guiccaume Trang, pour piéd’estaux qu'il fait aux Bains d’Apollon...... S dmiarua:< hot
Somme de ce chapitre... 555915 14° 11
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Q janvier : à Marzer, charpentier, sur des ouvrages qu’il a fait au chasteau de Noisy ............ 1000 13-27 febvrier : à luy, sur les changemens qu'il fait à l'appartement du Roy au chasteau de Versailles (3 p.).
su CRC CCE ECC
26 mars-24 décembre : à luy, sur ses ouvrages du Cheniffaña.) huis 44, 2 av 1111600081 3 avril : à luy, pour les compagnons charpentiers qui ont travaillé à la journée en divers endroits du chastea en di Re Sas 29 dat pi LOI 9 avril- 2 4 décembre : à luy, sur ses ouvrages au petit chasteau (3 p.)... k5oot 27 aoust-12 novembre : à luy, sur ses ouvrages pour
non
Ja serre de Trianon et le logement des matelots (3 p.).. 30001
Den
22 octobre-5 novembre : à luy, sur ses ouvrages au chasteau el aux glacières (2 p.)............. 2boot 12 novembre-17 décembre : à luy, sur ses ouvrages au nouveau réservoir (6 p.)................ 85oott 22 avril-16 aoust : à Girarnin, charpentier, sur les plattes-formes qu’il pose sur les murs des pièces d’eau devant le chasteau (3 p.)............... 2393 15° 23 septembre : à luy, pour les plattes-formes qu’il a fournies sous les murs de douve de plusieurs bassins du pet part nas ass en niveau SO 22 avril-3 septembre : à François Porace, sur les ouvrages de charpenterie qu'il fait tant aux pompes qu’en divers endroits du petit pare (3 p.)...... 2974 13 aoust : à luy, pour ses journées et celles des charpentiers qui ont travaillé en divers endroits du chasteau. Re des ae RE Are dye se LR He nbe OUT 10 septembre : à luy, pour avoir descendu et mis en place vingt-quatre coquilles de métail sur les socles de pierre autour de la pièce de Neptune.......... 1444 17 septembre-10 décembre : à Anrone Macinor!, pour ouvrages de charpenterie faits aux moulins de Sadues 001 29 octobre-26 novembre : à Nicocas Perrier, char-
tory et environs de Versailles (2 p:).......
pentier, sur ses ouvrages du pavillon des soupapes de
Sac (ap usa pue
he OU ENS 10008
Somme de ce chapitre. ...... gh2ao7t 5°
COUVERTURE
16 janvier-9 octobre : à Yvox, couvreur, sur les ouvrages de couverture qu’il fait au chasteau de Noisy (Sp his en TO fa
! Ou Manor.
9 avril-3 décembre : à luy, sur ses ouvrages et provision de tuilles qu’il fait pour le bastiment des ouvriers RAD}: dd D de a da M Al A ee De Of
9—16 avril : à luy, sur les ouvrages qu’il fait en di- NOrS. (CRdPOARE LADA lee at an nu area: A1 0not
11 juin-10 décembre : à luy, sur la couverture d’ardoise: qu’il fait au Ghenil (13 p.)........... 13100t
30 juillet-24 décembre : à luy, sur les ouvrages qu'il fait aux nouvelles escuries au derrière des petites (a p.). RE RP RE DE UP PRET LP PRICE NÉE ol
3 septembre : à luy, sur ses ouvrages de couverture au logement des soldats. , ....:,,.,..,,.,,... 10008
À Iluy, sur ses ouvrages au chasteau, logement des matelots et serre de Trianon. ...,............ 1000
29 octobre-10 décembre: à luy, sur ses ouvrages au bastiment derrière les magasins (4 p.)....... 25oott
Somme de ce chapitre... . 542594 9° 11°
MENUISERIE
6 febvrier - 24 décembre : à River, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie pour le Chenil (11 p-).. 5800 27 febvrier-12 novembre : à luy, sur ses ouvrages au Cabimet des curiosités et autres endroits du chastean CR SR à QUO 11 juin-93 juillet: à luy, parfait payement des ouvragess faits à l’ancien hostel de Louvois et divers endroits hors du chasteau de Versailles (3 p.)... 19234 12° 9° 13 aoust : à luy, pour les bois qu'il a livrés tant pour les varisseaux du canal que pour l’échaffaut de la grande GARMIN du aan de md gs hate d de het TON 8 19-26 novembre : à luy, sur ses ouvrages au nouveau ÉCSor Moi Ca DA hs blood sd dd buts #10 ON 2h décembre : à luy, pour les ouvrages qu’il a faits aux modèles qui se font dans la figuerie du Potager.. . . SUR, ND CNE LS GB AT A U0S 10 St ré 20) febvrier : à Daviexow, menuisier, sur les ouvrages qu'il fabien GHemlU UT LG 20/0 bol 20; aoust : à luy, sur les bancs qu’il fait pour Trianon. DU a DES DR Sn Al di 2e LA ON LL PIRA PDU RS UE 3 septembre-2A décembre : à luy, sur les ouvrages de menuiserie qu’il fait à Noisy (6 p.}.......... 97oot 19; mars-29 octobre : à Daviexon et Fonrtiecse, sur leur menuiserie au Chenil (3 p.)............ 9000 20: febvrier-16 avril : à CAREL, menuisier, sur ses ouviagoæ d'Notsy (api des dessus: 30008 19 mars-17 décembre : à luy, sur les ouvrages qu'il fait à l’appartement du Roy au petit chasteau (14 p.)...
AVR, ARR ES PRIS CARS aan Ars RES Te QE à
16 juillet-3 septembre :
parquet pour la grande gallerie (3 p.)........ 3200
27 aoust : à luy, sur ses ouvrages au cabinet de Mon-
à luy, sur ses ouvrages de
SEIgNEUr. . esse 10001 19 mars-9 novembre : à Dionts, sur la menuiserie des deux antichambres de l'appartement du Roy au petit chasteau (10.p.)...,...17..0,%,.1....0. 9344 5° 16 juillet -3 septembre : à luy, sur ses ouvrages de parquet pour la grande gallerie (3 p.)........ 3200 3 avril-19 novembre : à Ducors, menuisier, sur ses ouvrages à la Ménagerie et au chasteau (8 p.).. A2oott 2-16 juillet : à luy, sur les croisées qu’il fournit à la Ménagerie (2 p.)........................: 6oott 18 juin-2 juillet: à Casse, sur ses ouvrages de me- | nuiserie pour le logement des matelots (a p.)... 4ooë 2 0 aoust : à luy, sur ses ouvrages en plusieurs lieux. 200 9 octobre-15 novembre : à luy, sur le rétablissement des petites baraques de Trianon (2 p.)......... Looft 1° aoust : à Louis Tessier, menuisier, pour un petit modèle en bois qu'il a fait pour le service de S. M. 120t 13 aoust- 24 décembre : à BonnarDEL, menuisier, sur ses ouvrages pour le bastiment derrière les magasins (A D Dee R TR Re Reese ee 8aott
10 septembre-24 décembre : à luy, sur ses ouvrages
au nouveau bastiment des ouvriers (9 p.).:... 2350 a2 octobre -10 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux nouvelles escuries derrière les petites (3 p.).... 7ooft 19-26 novembre : à luy, sur ses ouvrages du Chenil 4 0 PRES ARS NES RE APE AE OS PE .… 600 20 aoust : à Louis CHEVALIER, menuisier, pour ses ouvrages à l’estang du bois d’Arcy............ 16# 10° 23 septembre : à CAQUELARD , sur ses ouvrages aux paviHons et portes du grand parc.............. 7ooft
15 octobre-12 novembre : à Pariser, sur les portes et grilles qu’il fait pour les soupapes des estangs de Saclay (a Dihsreudtshesnennedrer pb identité kooï
12 novembre : à Venrau, sur ses ouvrages de menuiserie au chasteau....... RE LRA OUe ÉEESS 5ooît
19 novembre : à Vepgau et Rewy, parfait payement de leurs ouvrages de menuiserie au cabinet des Termes et autres endroits du chasteau.............. 5o5tt 13°
12 novembre : à Payarr, pour l’échaffaut volant qu'il
a fait pour la Gallerie... ... UN EPA ES RES Ne 5oot 24 décembre : à Marrin, pour ouvrages au chasteau de Noisy... ...:.....: SE PO EN AIRE Reda 66H
Somme de ce chapitre... . 71793# o° 10°
SERRURERIE
16 janvier- 27 febvrier : à Gasriec Lucuer, serrurier,.
sur la grille et porte de fer qu'il fait pour le bout de la rue qui va au parc entre la grande aile et le Commun Cape} ina denn en NUS MRC 1600!
11 juin : à luy, sur la grille de fer qu'il fait pour mettre à la place où estoit l’ancien hostel de Chevreuse... PDO db re nre dde de dede 2 0 o REMONTER EE 6ooï
27 aoust: à luy, pour les tringles de fer fournies pour les nouvelles pièces du chasteau, et pour en avoir racomodé plusieurs autres. .................. 259h 5°
27 aoust-10 décembre : à luy, sur le gros fer des grilles du Chenil (4 p.)..........: be Red 2300
17 septembre : à luy, pour ouvrages faits en divers en- 534 6° 15 octobre : à luy, pour ouvrages de serrurerie fournis
droits du chastean 114.12 ULLLRRpR EUR AE
dans la garde-robe de S. M.............. 290N 15° 30 janvier-19 novembre : à PrerRe Marre, serrurier, sur les fournitures de fer qu’il a faites pour le chasteau de Noisy (5 p). 500 LUEUR UNI QRE RTS 50bott 3 avril-9 juillet : à luy, sur les fers de treillage du petit parc (3 p.)........................ 2000 16 avril : à luy, sur ses ouvrages à l’hostel de Lou- VOIRIE ed DRE GR RE IS tr nt hoot
plomb. ut ee eee hoott 3 septembre : à luy, pour les barres de fer qu'il a livrées pour la conduite du CGhenay ........... 53 °° 17 décembre : à luy, pour le fer qu’il a fourni pour réparer les soupapes de l’estang de Trapes.... 58h 15" 20 febvrier-17 décembre : à Devers et Hasré, sur leurs ouvrages de gros fer pour le Chenil (16 p.). 6350 13 aonst : à eux, pour les ouvrages qu’ils ont fait au Gabinet des euriositez..................... 11794 9 juillet-17 décembre : à Micuez Hasré l’aisné, serrurier, sur les ouvrages de serrurerie qu’il fait au basti-
ment du Chenil (gp.)......::............ 2900h 26 novembre : à luy, sur ses ouvrages au chasteau de Noisy iii euh FU FOUR CANAL EL RSR MR 2 300
5 mars : à Tavernier, serrurier, sur ses ouvrages à la Ménagerie et autres endroits du chasteau de Versaules, h 3. nat DNS da A VENU ER 4e se 1000
19 mars-2 juillet : à Thomas VaLLERAN, serrurier, sur les fers qu’il fournit pour une partie des treillages du petit parc (4 p.)...................... «... 8200!
22 avril-19 novembre : à luy, sur ses ouvrages en divers endroits du chasteau de Versailles (6 p.)... 2350
11 juin-26 novembre : à luy, sur ses ouvrages au
bastiment des ouvriers (3 p.)............... h5où 23 septembre-22 octobre : à luy, sur ses ouvrages au logement des soldats (3 p.)................ 1100h
26 mars-9 juillet : à Gauniexow, sur les ouvrages de gros fer qu’il fournit pour le bastiment du chasteau et pour les treillages du petit pare (5 p.)......., 41oott
16 juillet-3 décembre : à luy, sur le gros fer qu’il fournit au nouveau réservoir (8 p.)........... 2800
9 avril-18 juin : à la veuve RicuarD, serrurier, sur ses ouvrages au chasteau de Versailles (2 p.) ... 15oof
22 avril-17 décembre : à Rocer, sur ses ouvrages de serrurerie au chasteau et jardin de Versailles (3 p.). 900
13 aoust-17 décembre : à luy, pour ouvrages faits au Cabinet des curiositez et ailleurs (2 p.)........ 271t
292 avril- 25 juin : à Feez, serrurier, sur ses ouvrages au chasteau de Versailles (2 p.).............. 8oot
11 juin-10 décembre : à luy, sur les menus ouvrages qu'il fournit au magasin (7 p.)............. 2000
17 septembre : à luy, pour vis et esquierres de fer trempé et poly qu’il a fourni pour tenir les glaces dans le cabinet des Termes et du Gonseil........ 184 10°
10 décembre : à luy, sur ses ouvrages au bastiment des quyslens pl pass en ee ee 2001
29 avril- 23 septembre : à Le Roy, parfait payement de ses ouvrages de treillage de fer pour le petit parc GA PANNE OR TT 20.45 205af tar
23 septembre : à luy, sur les tripiers ! qu’il fait pour porter les luiaux dans les acqueducs.......... 6oott
19 novembre : à luy, sur ses ouvrages au chasteau de NOEY 2. LR RS PERS Et Got
292 avril-11 juin : à Lucas, serrurier, sur les cages de fer des puits et autres ouvrages pour les grandes escu- TORRES DIN MT a due ae deal ee RON
13 aoust-17 décembre : à luy, sur le gros fer et ouvrages de serrurerie pour le bastiment derrière les nagaBiis (EE A PE EE ON
22 avril : à la veuve Marcaan», serrurier, sur les ouvrages faits par son mary äux grandes escuries et à Cla- CA) APPEL EA QE RS PARA A Re En tes
18 juin-922 octobre : à La Vreux, dit Taourouzain, serrurier, sur les ouvrages de serrurerie qu’il fait au chasteau (3h), At Re tam
17 septembre : à luy, pour vingt-deux paires de brides en fer pour le racordement des conduites de tuiaux de fer des fontaines de Versailles... .......... 8ott 10°
9 juillet : à Dorzor, serrurier, pour brides de fer qu’il a livré pour les conduites de tuiaux de fer de fonte des fontaines du chasteau et pour avoir réparé un équi-
! Ou trépieds, c’est-à-dire les supports à trois pieds.
page de pompe à la manufacture du moulin de Launay. Sa Da ua dass Ces COR RER ET tant 186 20 aoust : à luy, pour brides de fer brisées qu'il a fourni pour les racordements des conduites de tuiaux de fer en plusieurs endroits de Versailles. . ...... oo 6 23 juillet : à François Pasquier, serrurier, pour 3125 vis qu'il a fournies pour les moulins des environs déxNersmlles ans M ar ant 25e 13 aoust-17 décembre : à Forprn, sur la serrurerie et gros fer qu’il fournit aux nouvelles escuries derrière LORD LR SDS RS he at anie D 65ott 20 aoust : à CnocquarT?, sur ses ouvrages de serrurerie au chasteau de Versailles et-aïlleurs......: 15ot 20 aoust-12 novembre : à luy, sur les ouvrages qu’il a fait tant aux équipages de soupapes des réservoirs du Chesnay qu'à la machine du moulin de Launay et au- ROSES pa LE en EN AE UE. ab a?
17 seplembre : à luy, pour son payement des ouvrages qu'il a fait tant au moulin de Clagny et de Satory qu’ail- CO A de tite sua ee nie DO ON AO 15 octobre : à luy, sur les équipages de soupapes pour les eslangs de Saclay ide sue te, 6 nat 19 novembre : à luy, sur les équipages de soupapes qu’il a fait pour le petit parc............... 200 26 novembre : à luy, pour l'équipage qui a été posé à lestang du Menil-Saint-Denis. .......... .. 66 9° 12 novembre : à Parois, serrurier, pour une sonnelte qu'il a fait, avec sa conduite, pour la Surintendance. 22! 10 décembre : à Guicraume Boucuer, taillandier, pour ouvrages et fournilures de ferrure par luy faits aux moulins, desduction de 254 +° 6% pour 315 livres de vieux fer qu'il a eu du magasin.............. 575# 9° 6°
Somme de ce chapitre. ...... 53839 6°
VITRERIE. d
6 febvrier : à Goparr, vitrier, à compte des ouvrages de vitrerie qu'il fait au chasteau de Noisy....... 100 3 avril-26 novembre : à Lespivouze, vitrier, sur ses ouvrages au chasteau de Noisy et autres endroits de Versaiilese (SSD asie a soul as au sd OGO 26 novembre: à luy, sur ses ouvrages au Chenil. 300 3 avril- 26 novembre : à Janson, vitrier, sur ses ouvrages au chasteau de Noisy et autres endroits de Ver- SAR) dut ne. + du00N 23 juillet : à luy, sur ses ouvrages en 1683.. 1000
Somme de ce chapitre. ......... 72oot
? Ou Cnauquar.
PEINTURE ET DORURE
13 febvrier : à Le Moyne, peintre et doreur, sur ses ouvrages au Cabinet des curiosilez au chasteau de Ver- TO DE ANS A M UN A AR RUN noi
22 octobre -5 novembre : à Le Mowxe le Parisien, sur la peinture des deux platsfonds des deux premières pièces de l'appartement de M°%° pe Mamreox (2 p.)... 60ok
9 octobre-19 novembre : à Le Moxxe le Troyen, sur la peinture des platsfonds des cabinets de la Renommée (apres MR RE NE ER NE à het MB of
22 octobre-3 décembre : à luy, sur la peinture aux deux platsfonds des cabinets des Bains d’Apollon: (3 p.).
Re AE A D jen SR METIER RSR SN ani GO ON
13 febvrier : à Rosizcarp, doreur, pour avoir doré huit fiches et une grande tringle au Cabinet des curiositez de Versailles... .....:...,... ORDRE AE 581
20 febvrier : à luy, pour avoir doré les deux barres d’arboutan derrière les volets de la croisée dud. cabi- Ne RS A UE te dy ibaa ia Sn UE ne 24 bis TOME
9 octobre-5 novembre : à luy, sur la dorure des tringles pour les rideaux de l'appartement du Roy (2 p.). RM SA AE PR ST NS OP Éd: LL
19 novembre - 3 décembre : à luy, sur ses ouvrages de dorure au feu'et d’or de feuille qu'il fait au chasteau CR ins buses Dar cames ant ass 00
27 febvrier : à Dupré et Desoziers, peintres et doreurs, par gratification en considération de leur dilligence et exactitude à bien exécuter les ouvrages qu'ils ont entrepris au Cabinet des curiositez, à Versailles. boot
22 avril-17 décembre : à Desoziers, sur les ouvrages de dorure qu'il fait au chasteau de Versailles et à Tria- ONE PE NRUNe deu) AD AeUn e 30769! »° 1°
5 novembre : à luy, sur ses ouvrages faits en 1683 en divers endroits du ‘chasteau................. 487
19 mars-22 avril : à Jamaurr et Durocuer, peintres, sur les ouvrages de peinture qu'ils font au chasteau de Noley a pe) Ain AUTRE Le 3 AR AN EE k5oï
26 mars-23 septembre : à eux, sur les grosses peintures qu’ils font aux treillages du petit parc (10 p.)... RIRE EN AUS PARTS URNEEE JE AUX ANR ... L30ot
20 aoust-10 décembre : à eux, sur la peinture au bastiment et escuries du Chenil(8 p.)........ 1850
26 novembre : à eux. sur la peinture au nouveau ré- SÉEMOIT ; Le. PERS Vire ie bte de 2e sn Det DE 300
9 avril : à Vincenr Cowronx, doreur, pour ouvrages de dorure au buffet du Marais dans le petit parc... 188# 16 avril-18 juin: à Baprisre Dasré, peintre romain,
pour avoir nettoyé les peintures et tableaux du grand appartement (a p.)..................,.. 1609 15° 9 octobre : à luy, pour journées qu’il a employées à coller, décoller et recoller les tableaux des antichambres du Ray der tre den di ét dié N aR Gta oi 29 octobre-19 novembre : à luy, sur les nettoyemens de peinture et dorure qu’il fait dans l'appartement de M°*° la Dauphine au chasteau (2 p.).........,., 55ot 16 avril-22 octobre : aux peintres et broyeurs qui ont travaillé, sous M. Le Brux, aux peintures de la grande palernie (Ses nee," 5roatt 19 may-26 novembre : à Moser, peintre, sur les grands tableaux qu’il a commencez d’après Juzes Romain (Dee de le sn nerve eee JODON 19 may-5 novembre : à Bonnemer, peintre, sur le tableau qu’il a commencé d’après Rapæaëz (3 p.).. 500 19 may-5 décembre : au s° Houasse, sur le tableau qu'il fait d’après Juzzes Rowaix (3 p.)......... Goott 19 may-5 décembre : au s° Corsper le père, sur les desseins de rabesques ! d’après Rapmaëz (5 p.).. 1700 11 juin-26 novembre : à Covrez fils, sur le tableau qu'il fait d'après Rapmaër (3 p.)...... at 016808 11 juin-5 novembre : à Corneize le jeune, sur deux tableaux qu'il fait d’après Juzes Romain (3 p.).... 4oof 11 juin-5 novembre : à Acexanpre, sur deux tableaux d’après Rapmaëns 4... 4.4.4: 200f 11 juin-5 novembre : à pe Sève, sur un tableau d'apres Dune ee oburcce tete: ON 11 juin-26 novembre : à Bouroene le jeune, sur un tableau d’après Rapnaëz (2 p.)............... hoof 9 juillet-26 novembre : à Boucoene l’aisné, sur un tableau d’après Juzues Romain (2 p.).......... Boot Q juillet : à Person, à compte d’un tableau d’après idee ROMAINS, à 2 LUN LAL eee: OP e: 200!
9 juillet-26 novembre : à Monracxe, sur le tabieau qu'il fait pour faire en tapisserie d’après Juces Romain CRD ue Lens sat siée hrs EN ape sue En 5oott 23 juillet- 26 novembre : à Vernis, sur le dessein et grand tableau du Ravissement d’Héleyne, d'après RapnaëL CE CA APE PRE LAPS dela ID 30 juillet : à Bay, sur les ouvrages de peinture qu'il fait aux petites caisses d’orangers.de Trianon. 200f 20 aoust : à luy, sur ses ouvrages en bronzé au petit
| 0 PAC ER ET SE RER C ES ERREURS Au PDO 3 décembre : à luy, sur les ornemens, façon de porcelaine, qu’il a peints sur les bancs de Trianon... 200
! Ce sontiles arabesques que Coxrez peignait.d'après Man- TEGNA, pour les tapissiers des Gobelins.
h37 ANNÉE 1684. — VERSAILLES. 438
17 septembre : à Lazzemenr, peintre, pour son payement d’avoir nettoyé et rétably les tableaux du Cabinet désrrongfesit: ibn 18 55 vi RER at 1414
29 octobre-19 novembre : à luy, sur le nettoyement des peintures et dorures du grand appartement du Roy Ca DR due SE Ne A ENS st 550
9 octobre : à GnazioT, peintre, sur ses ouvrages de vernis, façon de bronze, pour le chasteau. . .... 200
22 octobre-19 novembre : à luy, sur les mesmes ouvrages aux fontaines du petit parc (2 p.)....... hoof
5 novembre : à CorNerzxe l’aisné, sur un tableau d'aprés Rémier., in au 2 eue 3o0oft
19 novembre : à frère Damien, Religieux carme déchaussé, pour avoir rétably les peintures de blanc de la Ménagerie et de Trianon............ HT 100
SCULPTURE
6 febvrier-11 juin : à Coisvaux, sculpteur, sur deux figures de marbre qu’il fait, lune de la Vénus de Médicis et l’autre de celle à la Coquille (4 p.)........ 1600tt 23 juillet-:1 octobre : à luy, sur le même travail et sur un grand vaze, et les bustes du Roy et de la Reyne
CSD mette SRE are MES D EN N 20008
19 novembre : à luy, sur les deux figures de marbre de la Nomphe à la Coquille et de la Vénus de Médicis, les bustes du Roy et de la Reyne et deux chapiteaux pour la salle des gardes de S. M... A NS RL Goott
12 mars-10 décembre : à Macmièrs! fils, sculpteur, sur le groupe des Lutteurs et le Terme qu'il fait en
manne CD) es à HR a 1400 15 juillet : à luy, pour deux groupes d’enfans, mou- TOR Re NN Aa Re A AE ar 66ott
13 aousl : à Macxier père, sur un modèle de Terme qu'u fail.enbire 40e en Sul n es 3aott 10 décembre : à luy, sur le Terme de marbre qu'il faite LE OS RAR DR TES re 300 19 mars-18 juillet : à Vanczève, sculpteur, parfait payement de deux groupes d’enfans qu’il a fait estamper,
mouler et réparer en plasire (2 p.)........... 66ott 9 avril : à luy, sur la Cléopastre... ......... 300 26 novembre : à luy, sur le modèle du Terme de marbre 2e 408 SAUMUR NE MANIA EST 300
26 mars-26 novembre : à Lecros, sur la figure du Lantin et le modèle et Terme de marbre qu'il fait (D! D) 4 fe as CUS RU LU PEU D 1600f
19 octobre : à Lecros et Massou, sur les bas-reliefs
! Ou Macnire.
de métail qu’ils posent dans le salon du bout de la galle-
LE OR RP AS L aUa lt LOS PER ARS Boot 19 may: à Massou, sur la figure de marbre de la Pe des:Grécais. List NTM HAUT ARC EE 300
26 mars-5 novembre : à Lavirox, sur la figure de marbre du Ganiméde (5 p.)..... Ds nn +... 1900 19 novembre : à luy, pour le voyage qu’il a fait à Angerville-a-Rivière pour dessiner une figure de marbre
pour le service dé SEM Louis dieu 33t 3 avril-5 décembre : à Mazière, sur la figure du Grand Faune (4 p.)..... nb ROIS SNA NE REX 1400 13 juillet : à luy, pour avoir modelé deux groupes d’enfans, l’un en terre l’autre en plastre.. ...... 730 3 avril-27 aoust: à Raow, sur la figure de Flore (Ress Re OR RER RE ET PRE Sr 11008 16 avril-19 novembre : à FonreLzce, sur les vases de inarbre qu'il a entrepris {9 pe) LU as: 800ft
22 avril: à luy, sur les vazes et consolles de pierre de Saint-Leu qu’il fait pour le petit chasieau de Ver- SAIHOBS a din. HS DS Ia à SEEN SReE: 2001
2 juillet-26 novembre : à luy, pour plusieurs rétablissemens d'ouvrages de sculpture qu'il a fait dans le chaslea et; pañc: (piles us LL à 879 15°
292 avril-13 aoust : à Fonreze et Raow, sur le regrattement des figures du chasteau (3 p.)... 1648# 6
9 avril-17 septembre : à Baprisre Tusy, sur le groupe de marbre de Laocoon (2 p.)....... ... 6oot
17 septembre : à luy, sur les bazes de pilastre qu'il fat pour Ai paient, ,20, entr .. 1000
9 avril: à Le Coure, sur un Terme de marbre. 5ooft
19 may-13 juillet : à luy, parfait payement de deux groupes d’enfans par luy moulez en plastre (2 p.). 660
er
1% aoust-23 septembre : à luy, sur un modèle en plastre d’une figure qu’il fait dans la pièce d’eau devant le chasteau, représentant la Naissance de Vénus (2 p.).. ARE. DÉMARRER RE dE DE VE da .. 8oot 5 novembre : à luy, à compte du modèle de la figure représentant la Tromperie et sur un Terme de marbre Li RME PAT RENE PA RO A E E ARE 3004 9 avril-10 décembre : à Cornu, sur la figure de marbre ŒHoreu (9 pi)... 12... ti 20001 13 aoust-9 octobre : à luy, parfait payement de deux modèles de vazes et deux vazes qu’il a fait de marbre pour poser dans le petit parc (3 p.).......... 2200 3 septembre : à luy, pour deux groupes d’enfans qu'il a fait en plastre pour l'allée du Dragon ........ 660 9 octobre-17 décembre : à luy, sur ses ouvrages à la gallerie de Clagny (5 p.)............ Skate 2500
9 avril: à Granier, sur la figure de marbre du Bachus de Médicis... ...... LUE RER A TAN RER 3001 9 avril-5 novembre: à L’Espincoca, sur la figure de marbre du Sesto Mario, et la femme qu'il fait en marbre d'après l'antique (3 p.)......:......... EN vor 9 avril-5 novembre : à LespacnaxDez, sur la figure
de marbre d’un des Roys esclaves (3 p.)....... goof 9 avril- 5 novembre : à Hurrrezce, sur celle du Fluteur de Borghèse, d’après l'antique (3 p.)...... 8oolt 9 avril-26 novembre : à CLémon, sur la figure de marbre de la Vénus aux belles fesses (3 p.)..... goof 9 avril-5 novembre : à Anpré, sur une figure d’un Roy esclave d’après l'antique (3 p.).......... . 8oott 9 avril-10 décembre : à Meco, sur la figure de Mer- L'AIR REA ES GA RER goof 9 avril-11 octobre : à Recwauniw, sur la figure de Cond (Bip )u sa se eat PNR ONR RER 14oott
9 avril-25 juin : à Descamps, sculpteur, sur les cordons de bassin de marbre blanc veiné qu'il fait de la Flore et:-desSaturne (3 p}u si. inner 2000
9 juillet : à luy, sur le cordon du bassin de la Cé- NOR RL ADR CAR MAUR QE BE SAT A QE Me ASE 3004
9 avril : à Lenoncre, sculpteur, à compte des quatre vazes de métail qu'il a fait pour la Salle du bal en 1682
CR EE PE MENT APT RIRES PAPAS LES SERRE OR S 8oot 25 juin-26 novembre : à luy, sur deux Termes de marbre (4 p.)...... M OUR. Le bu Eh .. 1600f
9 octobre : à luy, pour les modelles de Centaures et de la chaire à prescher pour la chapelle du chasteau. 1060tt 16 avril: à Girarpow, sur le groupe de l’Enlèvement de PPOSTRUID EEE SN RE lee va Abe 6Goott À luy, tant pour son remboursement des dépenses qu'il a faites pour faire voiturer de Paris à Versailles quatre modèles de figures de plastre qui ont esté posez au fer à cheval proche Latone, que pour ses peines et SOLRS PR En ee M MR RE ur PQ ee 3oott 9 juillet-27 aoust : à luy, pour un grand buste antique de Junon et plusieurs restaurations de figures de marbre, tant antiques que modernes, qu'il a fait, et pour ses peines et soings à faire transporter les figures de la TON US PIN La: Da ae ete 3672 10° 22 avril-923 juillet : à Carrierr et Briquer, sur leurs ouvrages du cabinet du Conseil, des termes et du billard OU CH pe) AR RTE TX 1h00 9 juillet : à Carrier, sur les ouvrages qu'il fait sur la barque de la grande pièce d’eau proche le Potager. 300 3 septembre : à luy, sur la sculpture en bois à deux bacs duicahal 4 ui: Lai de ME La 300 15 octobre-5 novembre : à luy, sur les bas-reliets de
métail qu’il fait pour les trumeaux du costé de l’Orangéres(a pe) MURS UE ELEC NN LOGS OMS 800 20 aoust: à luy, Briquer et Pingau, parfait payement des ouvrages de sculpture qu’ils ont fait dans les petits appartemens de $. M., cabinet, salle de billard et autres endroits du chasteau, Mine en daeniiue 4334 17° 19 may-12 novembre : à Mazeuine et Jouvener, parfait payement des ouvrages de sculpture de bois aux appartemens de $S. M. au petit chasteau et autres endroits dépendans d’iceluy, et 150 de gratification en considération de leur précipitalion (9 p.). 12154 9° 2° 13 aoust :: à eux, sur le modèle qu'ils font dans la pièce d’eau devant le chasteau.............. 1000 3 septembre-Q octobre : à eux, sur les ouvrages de sculpture en bois pour les cabinets du billard, du Conseil et de Monseigneur (3 p.)............... 2700 17 septembre- 29 octobre : à eux, sur les ornemens de plomb du comble du petit chasteau (2 p.)... 12001 12 novembre : à eux, sur leurs ouvrages de sculpture
de stric QutChastean tee LASER goott 13 aoust : à Mazeunes, sur la figure de marbre de LADD ON, RENTE MS PCR RE RARE RUN 300 À Jouvexer, sur celle de l’Hercule Commode... 300
19 novembre : à luy, pour six chapiteaux de marbre blanc pour les Sources et un autre pour la salle des
pardes Hu ROYAN EEE RNA 500N 19 may-11 octobre : à Monnier, sur la figure de la Vends de Médicu (Sp). SRE AE goot À Caruier, sur celle de l’Uranie (3 p.)....... 900
19 may-5 novembre : à Roserr, sur un vaze de LÉ O0 ON De HER PRE RUES) Gé En 600
19 novembre : à luy, sur quatre chapiteaux de marbre blanc qu’il fait pour les Sources... ...,...,.... 300h
19 may-5 novembre : à Herpin, sur un vaze de marbre D EL. (eee abc te Mie 600 19 novembre : à luy, sur quatre chapiteaux pour les DOMROOBS EU Lee NUL dl RO ET 300 19 may-b novembre : à Drouizzy, sur un vaze de marbre (8 p.)0.. 2.02. PU à 600 19 novembre : à luy, sur huit chapiteaux pour les Poule RL LAN RS sn bee Nes recto 5ooîtt 19 may-5 novembre : à Gourzox! sur un vaze de marbre (Sins dial. detente re 6oott 19 novembre : à luy, sur huit chapiteaux. ... 5ooît
19 may-5 novembre : à Prousr, sur un vaze (3 p.). Se PP RUE UML RS EAU DR SA 6oof
* Ou GouLon; il est plus connu sous le nom de DescouLLons.
19 may-5 novembre : à Hanpy, sur un vaze (3 p.).. 0108 Neue NRRTN 2: PAR EN TRUE “rs. 6oott 19 may-10 septembre : à Cassecrain, parfait payement des moules de la Piramide et cascade (5 p.)..... é5 JM Aie fe LS 0: BU SIN TON EX CHINE ED 10 10 septembre : à luy, pour le plastre de la Diane, du Bachus, de l'Apollon, du Lantin, de l’'Hercule de Farnèze qu'il a jettez au moule d’après l'antique... . Agoft 26 novembre : à luy, pour les figures de plastre qu’il a coulées dans les creux du palais Brion, appartenant à S. M., tant par tronçons qu’entiers, pour servir aux sculpteurs qui sont chargez de faire lesd. figures d’après l’antiques. 3. SE US Ut Li MUNIE hg6t 11 juin-13 aoust : à Leregvre, sur le modèle de la
figure de marbre représentant la Fidélité (a p.).. 5oof
25 juin : à Varin, Lançérois et Meusnier, sculpteurs, pour la draperie et le coq de bronze, dorée d’or moulu, qu'ils ont fait et apliqué au buste de Mars de marbre blanc antique restauré par le s° Girarpox.. ..... 660ot
À eux, à compte de la draperie du buste de Vitehus à teste de porphyre et de quatre masques moulez en bronze pour la cascade de la fontaine de la Pyramide". M a En En ED RS RE APTE hoot
27 aoust-26 novembre : à Var et Lanczois, sur les masques qu’ils font de la Piramide, draperies dorées de bustes, moules et cires des groupes de l'allée du Dragon
et de V’'Allée d'eau (5 ps inuthode 3800 19 novembre : à Varin, sur les quatre chapiteaux de marbre blanc pour les Sources... ...... Pl 300
13 juillet : à Le Païs, pour un groupe d’enfans qu'il APIDQUIC 5 A8 dt LIN ut Pre 300 1% aoust-17 septembre : à Denreu, sur le Terme de marbre blanc représentant une Baccante (3 p.).. 60oot 13 aoust-5 novembre : à Garnier, sur une figure de marbre dé Dachus (ap). #24 40h, 6oott 13 aoust-17 septembre : à Fcamann, sur le groupe du Ravissement d’Orithie, en marbre (2 p.).... 1100t À Durour, sur les glaçons des vingt-sept bassins de
l'Isle ’Royalle: (Se p}::2.2002 A Es
15 octobre-26 novembre :
à luy, sur les glaçons qu'il fait sur le socle de la pièce de Neptune (3 p.).. TR PE CL EL Led da cite suis a TÜON
27 aoust : à Moussy, sur les bustes de plastre qu'il a
coulez dans Îles creux du palais Brion, et autres ouvrages SH: Cire: : à RO en Rat AUS FPS ÉD 2001
© Voy. Dépenses extraordinaires de Versailles, mème année : 1° août.
10 décembre : à luy, sur les bustes qu’il fait en bronze sur les creux de SMS :72,23235 PURE CASA AE 200 3 septembre : à Dessarnins, sur la figure de Diane qu’il a livré et qui est posée au Parterre d’eau... 600 À Dossier, sur la figure de marbre représentant le Feu qu'il fait pour Versailles... ..,.....:.... 300ot 17 septembre : à La Lane, pour les ouvrages qu’il a fait au lambris de M. le cardinal de Bouillon. 1934 15° À Esoy, sculpteur, pour pareils ouvrages aud. appartement area nan SE se Piel en eur) 85tt 15° 12 novembre : à Poucerier, pour la réparation des bustes moulés d’après l’antique dans les creux du Roy at PAS BNONS di a a nnakedé 1684 19 novembre : à Bourer et Roussez, pour six chapiteaux de marbre blanc pour les Sources........ hoot À Lecran, sur quatre chapiteaux idem ...... 3oot À François, sur huit chapiteaux idem........ boot À Vicier, sur six chapiteaux idem. ,........ hoot
À Lecrrer, sur six chapiteaux idem. ..,..... koot 26 novembre : à Houzeau, sur le modèle et Terme de arbre quel. en. CS 300
MARBRERIE
5 mars : à CLauoe Féris, marbrier, pour quatre foyers ‘ de marbre qu’il a retaillés et posés au chasteau de Noisy. RUE RS ES DE AREAS ANS AE PER NS RE 484 19 mars : à la veuve Pasquier, marbrier, sur ses ouvrages de marbre pour le Roy à Versailles . . ... 1000 3 avril : à Misson, marbrier, sur les socles de marbre qu'il a posés sous les figures qui sont dans la gallerie 0 2 ROSE AS SU A de lt LAURE 650tt 16 avril-24 décembre : à luy, sur ses ouvrages de marbre aux bassins des fontaines des cabinets à costé Des On QE DU)PaL UE MAL AUAS Ne Pan 23008
11 juin-15 octobre : à luy, sur ses ouvrages de
marbre pour le chasteau (3 p.)......... 12120001! 29 octobre : à luy, sur les bassins de marbre des ca- Dinéte de petit patate eee 5oott
22 avril-3 juillet : à Misson et Dersais, sur leurs ouvrages en divers endroits du chasteau et pelit parc (HE lRaerenr ie RSS ANR PRE DU de g0of
13 aoust: à eux, sur leurs ouvrages aux deux bassins de marbre des deux cabinets à costé des sphinx.. 1000
16 avril-10 novembre : à Lixe!, marbrier, sur les 9 ,
! Nora. Par un compte, fait avec Lixe, de tous les marbres receus et ouvrages fournis par luy avant les piéd’estaux où tout luy a esté rabattu, il est demeuré redevable au Roy de
443 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. Lu
vingt-six piéd'estaux de marbre qu'il fait pour le chas- LION 1) 2 AN SERRES EL 3300 19 novembre : à luy, sur ses ouvrages dans la gal- RO M ANNE Ltiaiuatt Li dir LAINE 3001 18 juin : à FLormmonr et Cuvizxiers, à compte de la façon des marbres qu'ils doivent poser au-dessus de l’allée des Enfans d’eau au petit parc. .......... 12001 9 juillet-23 septembre : à eux, pour leurs ouvrages du bassin de la nape d’eau sous la fontaine de la Piramide, au petit parc de Versailles (4 p.)....... 1291 1% aoust-17 septembre : à Cuvizurers, sur les mesmes ouvrages (5 p.)..... ARNO, à aa Le LE 1100 17 septembre - 13 décembre : à luy, sur le cordon du bassin de la Piramide et bancs (5 p.)........ 30001 30 juillet-13 aoust : à Descnamps, sur ses cordons de marbre qu’il pose au bassin de Bachus (2 p.). 75ot 13 aoust : à luy, sur les cordons de marbre des bassins de Flore et de Saturne. ......... ME Et goott 27 aoust-17 septembre : à luy, sur ses ouvrages à la Fontaine des Sources (4 p.)............... 61oott 29 octobre : à luy, sur ses ouvrages aux Sources et à la salle des gardes du Roy................. 2000N 26 novembre-24 décembre : à luy, sur les ouvrages de la colonnade des Sources et de l’antichambre du grand appartement du Roy (2 p.)................ 3200 27 aoust-23 septembre : à Guigrr, marbrier, sur des bassins de marbre qu’il fait pour l'allée du Dragon DS much 36oft 11 octobre -19 novembre : à Crisropaze Le Goo, marbrier, parfait payement de huit bassins de marbre de Languedoc qu’il a fait et posez sur huit groupes d’enfans au bout de l'allée d’eau aux costés de l’entrée de l'Arc de lriomphe et des Trois Fontaines (2 p.)... 48ot 11 octobre : à Erco, marbrier, pour huit bassins de marbre pour l'allée de la Pyramide. .......... h8ott
Somme de ce chapitre......... 33459}
PLOMBERIE
9 janvier-5 mars : à Lucas, plombier, parfait paye-
ment des ouvrages de plomb par luy fournis tant à Noisy qu'autres endroits (à plssea ts usns. ir .u 2453
19 mars-27 aoust : à luy, parfait payement des ouvrages de plomberie faits en divers endroits du chasteau et petit parc pendant les six premiers mois de l’année RO ARR. SL M AORRAN LE 27009! 18°
8322#, qui luy seront cy-après rabattus sur les ouvrages qu'il PÉTARMEVE SE ete re dla Rte Et he bh eee Mémoire.
27 aoust-26 novembre : à luy, sur les mesmes ou-
ATages CO MR EEE te RES LE 30500 23-30 juillet : à luy, sur ses ouvrages au chasteau en 1683 (2 p.)...................... +... 3000
23 septembre : à luy, pour avec 34600 qu’il a reçeus avec la veuve Azain, en l’année dernière et la pré-
sente, et 105118 16° 9° qui leur seront déduits pour
72247 livres de vieux plomb, à go le milier, et 292919% de nœuds, à 175 le milier, faire le parfait payement de 462021 9° 6°, à quoy montent les ouvrages de plomberie qu'ils ont faits au chasteau et petit parc de Versailles en 1683............. .... 10908 19° 9°
26 mars-20 aoust: à luy, sur les façons d'ouvrages de plomberie et fourniture de soudure qu'il a fait et ermployez (ap. is LES EURO TER RER LE 5000
11 juin : à luy, sur ses ouvrages au chasteau de Noisy. LAURE NO ME NII ARTE RR CRE RS ERNERS 2000
30 juillet-3 septembre : à luy, sur ses ouvrages au LL ETES EE 0 AREAS ANA AE Sa PDA A 2000
22 octobre : à luy, parfait payement de 5320ott 6°, à quoy monte le plomb qu’il a fourni, tant aux estangs de Buc et Saclay qu’à celuy du Parc-aux-Cerfs en 1682 et LUE ce ARR RAR ARE A ARRETE à à à nier. 390 0°
12 mars : à luy, pour les journées des plombiers qu'il a employés à démolir les plombs de dessus les combles de l'aile du chasteau. . .... de ae ie re BON 10°
30 juillet-20 aoust : à luy, pour son remboursement de l’achapt et frais de voiture de deux cents seaux d’ozier qu’il a fait venir de Rouen pour servir aux accidents du feu qui pourront arriver (2 p.)....... .:.. 18318
16 janvier : aux plombiers qui ont scellé avec du mastic le fer et le plomb des coulettes des pierres à uriner des galleries hautes et basses de la grande aile... 474 5°
Somme de ce chapitre. ... 736534 19° 9°
JARDINAGES ET FOUILLES DE TERRES
16 janvier-3 avril : à Marrace, jardinier, sur Îles treillages d’échalats qu’il fait au derrière des figures dans l'allée de la Piramide (2 p.)............ sax oo! 22 avril-9 juillet : à luy et Menu, parfait payement du gazon qu'ils ont posé à la moitié du parterre de Latonne du costé de la Salle du bal (a p.).. 53at 13° 4° 19 mars-3 septembre : à Marracs et Ménace, parfait payement des treillages d’échalats par eux faits en divers endroits du petit parc (4 p.)........... bis 42e HOTTE 11 juin-3 septembre : à Mévace, parfait payement
des treillages d’échalats qu’il a faits à la Ménagerie et au pelit pans 6 ROLL PA AR SEE 32564 14° 6°
445 ANNÉE 1684. — VERSAIELES. 46
9 oclobre-19 novembre : à luy, sur le gazom qu'il pose au parterre du Nord (5 p.)........... 12008 16 janvier-24 décembre : à Parures p6 Berçueg et Beuor, lerrassiers, sur les transports de terres qu’ils font à la nouvelle orangerie de Versailles (24 p.).. 3367oft 22 octobre-17 décembre : à Beccor, sur ses transports
de terreau Chenilif6 pi} 2 nec ie 8354 292 octobre-5 novembre : à luy, sur ses transports aux Recolets (2 p.)......... PÉTER S hgoï
5 novembre -3 décembre : à luy, sur ses transports à l'Orangere: {a pe) 1310.44 atihe el 770# 16 janvier : à Nicozas et La Bru, pour les treillages qu'ils ont fait au grand quarré des. Sources dans le petit pare, à 34 5° la toise, au nombre de 180 thoises, 585 26 mars-20 aoust: à La Bru et La Vicxe, parfait payement des treillages de perches de chastaignier qu’ils ont fait en divers endroits du petit pare de Versailles ÉD pk EMEA RES DS ME TR À .. h189h 19° 11° 12 mars-19 novembre : à La Viene, sur les treillages de perche qu'il a fait en divers endroits du petit parc (Sp hits Hivc spé hi srl 15134 19° 6° 15 febvrier : à Louis Houpouin, pour faire le parfait payement de 1037 6°, pour avoir fait et relevé 4339 thoises courantes de fossez pour la conservation des arbres des avenues du chasteau de Versailles en 1683. 637t 6° 9 juillet : à Louis Houpouix et Prerre Coczinor, parfait payement des labours et plantages faits dans les avenues de Versailles en 1683 et 1684...... 1434 19° 94 29 octobre-26 novembre : à eux, sur les recoupes qu’ils font battre dans le petit pare (3 p.)..... 1500 11 juin-17 décembre : à Cozuinor, sur les recoupes qu’il pose dans le petit pare (17 p.)......... 10200! 2 juillet : à luy, pour les treillages de chastaignier qu’il a fait autour du Parterre d'eau en 1683 et 1684. 51) SFR à ES ARR PA TENTE à OT SON LAPS cs GEL LEE +10) 4 27 febvrier : à Jaques Roserr et consors, pour, avec Goott déjà reçues, faire le parfait payement pour avoir armé d’épines 14836 pieds d'arbre dans les avenues de Versailles, pour les conserver d’estre écorchez par les bestes fauves, pendant l’année 1683...... 290 3° 9° 12 mars-16 avril : à Janson, terrassier, sur les tranchées au long de la palissade depuis le Marais jusqu’à
Gérés. (ph er oh ben range 134ot 9 avril. : à luy, pour terres et glaises qu’il a vuidé des caves de la Chancellerie... ........... de dsces 85
16 avril-9 juillet : à luy, parfait payement des trous et plantages de pisceas et chicomores, fouilles et transports de terre qu’il a fait dans le grand et petit pare de Morpaillee: Gp. his bite 50 dde 6 à 989 0° 9°
25 juin : à luy, pour parfait payement de son travail pour mettre les allées du pourtour de la pièce des Suisses én estate in AAA PS EE MR ee , 18oï
À luy, pour les terres qu’il a transportées au long du Mail du costé de la Ménagerie............ 181 19°
9 juillet : à luy, sur ses transports de terre aux Récodote se da DUT ER RE MN 2008
13 aoust-19 novembre : à luy, sur les transports de 3 septembre : à luy, pour 23 broüeltes qu'il a fourni
terre à la fontaine des Sources (9 p.).......
aux ouvriers du petit parc......"%.,....... 57 10° 17 septembre : à luy, pour les rigolles qu'il a faites au pied des palissades dans le pelit parc... 1354 8° 9° 12. mars - 3 septembre : à Duranp et Larorce, terrassiers, parfait payement de leurs ouvrages de conroy dans la pièce d’eau devant le chasteau (7 p.).... 6634 19° 26 mars-3. septembre : à eux, parfait payement des ouvrages de conroy. par eux faits au réservoir du Chesnay. et à celuy proche la Grotte (3 p.)...... 1028 1° 25 juin : à eux, pour rétablissement du conroy qu'ils ont fait dans le réservoir du Labirinthe et dans la pièce do Nepinne pe EU ee a tale 149 10° 2-9 juillet : à eux, parfait payement de leurs journées et de celles des ouvriers qui ont curé l’aqueduc des anciens moulins et les puits des deux nouveaux moulins de Clagny (a p.)..... D SNS PA A Te 813 18° 20 aoust : à eux, pour ho thoises 63 pieds cubes de glaise neuve qu’ils ont employée au bassin de la Pyramide, à 281 la thoise… ... A ET RASE CRE . 11291 À eux, pour plusieurs ouvrages de terre. ..... 364 3 septembre : à eux, pour les ouvrages de glaise qu’ils ont fait au bassin du Dragon............ Lh6K 8° 4° 10 septembre : à eux, pour plusieurs petits ouvrages de conroy qu'ils ont fait dans le petit pare et à la Mé- RATÉ EE de tie tee da te dE a das 564 1° 12 novembre : à eux, pour la fouille de terre et conroy qu'ils ont fait aux cinq soupapes que l’on a mis dans la pièce d’eau du: costé du Marais............. 119 3 décembre : à eux, pour avoir transporté et mis en réserve les glaises qui estoient au bassin des Sources... D SR TRS AE ENV DR RER 130tt 10° 26 mars : à Marnn et Fceuranr Mourx, sur les tranchées qu’ils font aux pieds des treillages dans l'allée de la Piramide et au parterre du Nord........... 15ott 16 avril : à Féuix et Marin Mouz, pour les rigolles qu'ils ont faites et remplies de bonnes terres dans le DARD MA res os hide eas tb ce 2881 5° 29 avril-25 juin : à eux, sur les transports de terre
auppelit pare (A) 2 4 da eds 8674 15° 1°
30 juillet-27 aoust : à eux, pour fouillles et transport de tuiaux en divers endroits du petit parc (3 p.).. PAR TR OL CAS A0 SUR RS DAT AR PUS 394 41° 6
23 septembre : à eux, pour plusieurs dlégorgements ét vuidanges de fosses d’aisances qu'ils ont faits... 67
9 octobre-5 novembre : à eux, pour transport de tuiaux des conduites du pourtour des deux pièces d’eau devant le chasteau et autres ouvrages (3 p..).. 354 {4°
- 17 septembre : à Marnn Mouuix, pour ouvrages qu’il a faits sur la coste de Satory................ 88h 4°
18 juin : à Marnin Tréau, pour rigolles: et transport de terres au petit parce: 7444... 4.1410m6% 80 11°
5-30 juillet : à Grarian Martin, parfait payement du gazon qu'il a posé autour des réservoirs du Chesnay AM LU EU TER POS 1664 14° 6°
26 mars-17 septembre : à Houer, terrassier, sur les fouilles de tranchées qu'il fait pour remplir des bonnes terres dans l'allée de Bachus (5 p.)...... Hi /onsu
26 mars: à Duvivier et consors, mineurs, à compte des fouilles et transports de terre qu’ils ont fait pour la fondation du cabinet qui est au-dessus de: la Salle du DA PS NS Ne Rae RSS VA SR RSA A RE SU 185
9 avril : à eux, sur les fouille et maçonnerie qu’ils font au parterre en face du chasteau et à la rampe du Marais dans le petit parc. ...::..:0...21,%. 260
26 novembre : à Duvivier, pour avoir enlevé 9 thoises 1/4 cubes de terre dans les aqueducs proche la Grotte, araison de ra ÉhOIse. Le een entee deb 274 15°
16 avril : à Lorizcon et Lacxaux, terrassiers, pour les rigolles et fouilles de terre qu’ils ont faites aux pelites AITIS VU PSE AA Re 454 0° 6%
4 juin : à Révéren, pour la fouille ‘et transport de 20 thoises cubes de terre des deux pièce: d’eau dans l'allée entre les réservoirs et l'Arc de triomyphe.... 6ott
k-925 juin : à Cuampacxe, pour les rigolles qu'il a faites autour de la pièce d’eau devant le œhasteau pour poser les conduites et autres ouvrages à la ttasche dans le RH BANC Di). EN SL ie ineee 192
11 juin-93 juillet : à Marmieu Le Roy, parfait payement des fouilles et transports de terre qu'il a fait au ChÉn CORNE TEASER ee . 1026 15°
11 juin : à luy, pour avoir enlevé 25 fthoises cubes de terre à la petite escurie . ......:.4.. 4.2, 564 5°
16 juillet : à luy, pour avoir régalé la carrière de Ja course de bagues. .,....,,..,,:.,,44%. 1.64 8°
11 juin : à Noëz Ricuoux, pour avoir enlevé 3 thoises 1/4 cube de décombres qui estoient sur Ha chaussée le long de la Surinteudance, à 4o° la thoise.. . ... 6H 10°
18 juin : à Vacér et Duvaz, pour fouilles et transport de terre au pelit parc..:.......:..4,.4:4, 57 14° À Dosvicue, pour idem . . 3.40 Jun 2ott 6:
25 juin-0 juillet : à Frazow, sur ses repallemens et applanissemens aux coslés du bastiment des ouvriers
CS DL A qe. 2 LENS CSS AU 206# 20 aoust-10 septembre : à luy, sur les transports de terre qu'il fait aux Récolets (4 p.)............ 380t
20 aoust-10 septembre : à luy, sur les lerres qu'il transporte du Chenil aux petites escuries (4 p.).. 790t 18 juin-3 septembre : à Carpairrac et Fourerav, parfait payement des transports de terre qu’ils ont fait pour remplir le derrière des murs de la terrasse de la pièce de Neptune {g:p.).4 2444, 4.8. 23044 15° 2 juillet : à Jean Dior, jardinier, pour les buis qu'il a fourny pour planter dans le jardin de Trianon..... 354 16 juillet : à Cuasrgiene, pour les conduittes de plomb et de fer qu’il a baissées pour poser la grille proche laspontetdn pan e CPA LE MN RO MUERAE Lee L 8 A Prerre Auzanne, pour une tranchée qu'il a faite dans les fossez du chasteau de Noisy, pour poser la conduite qui va de la pompe au jardin......... 15H 15° À Treuor, pour avoir transporté 11 thoises cubes de terre pour remplir entre les murs qui soutiennent la conduite de fer des moulins de Clagny au réservoir de Chèreloupagtse anne Die Eine ass Eu A 29h À luy, pour les fossez qu’il a faits dans l'allée Saint- Antoine, pour empescher que les arbres soient gaslez par lessvoitures: "2eme ee MATRA ER LR de ES HE hot 49° 10 septembre : à luy, pour ses journées et celles des manœuvres qui ont travaillé à mettre des jallons aux remises et bois à planter dans le grand parc de Versalles AU En LE DA TRAME EUR PA 15H 6° 23 juillet : à Giseaux et consors, pour 30 muids de sable de rivière qu’ils ont livré pour répandre dans les allées. du' petit parc. Les ua sur 67 10° 30 juillet : à Lane et Roupté, pour avoir porté du sable dans la citerne de Noisy et avoir nettoyé la grande salle des relligieuses dud. lieu............... 5t 4° 2h décembre : à Rourté, pour rigolles à Noisy pour poser une conduite de plomb................. 14h 20 aoust : à Fouquer, pour avoir transporté 8 thoises de terre pour remplir le chœur de l’église paroissiale, à raison de 507la thoisbe ee es ent RE er 20 5 novembre-17 décembre : à luy, pour les fouilles et transports de terre qu'il a faits en divers endroits du chasteau et du parc (5p.)............. 809 19° 6° 3-33 septembre : à pu Gazon, parfait payement de 270 muids 3/4 de sable de rivière qu'il a voituré du port
de Sève au pare de Versailles, à raison de 35° le muid
(at pi}. RES Sas podinione ms OS 9 octobre : à luy, pour 258 muids 1/2 livrez dans le petitpare. 4. Re JE 4598 7° 6°
10 septembre-13 décembre : à Huserr Vuicreux, parfait payement des terres qu’il a transportées aux nouveaux réservoirs de Varignon (13 p.)......... 2693h
17-23 septembre : à Toquenor, terrassier, sur les régallemens de terre qu’il fait dans les cours du Chenil (ah ser AGREE P PER AREA ÉURREREREES got
23 septembre : à Tniéry, terrassier, pour 14 thoises de rigolles qu'il a fouillées pour planter un tuyau de plonNolaqé diuéladus dis ist 2 LH 18°
9 octobre : à Journin, pour avoir relevé les conduites des fontaines des cabinets au-dessus de la Salle du bal. MR los DA ei Te Nate ati DEC
9 octobre-12 novembre : à Auzias, sur ses transports deslerre du: Chem (5 pris ati 348h
9 octobre- 24 décembre : à Mari, sur le mesme travai a CODEC ps és ab ess 2hott
15 octobre : aux nommez Lacanne, FerRier et JuLten, pour 446 muids 1/4 de sable de rivière qu’ils ont fourni
au port de Sève, à 5° le muid.......... 11111 3 24 décembre : à eux, pour du sable qu’ils ont fourni, à 6% lemmid.: ÉLUS Ab A RE kg 11° 6°
29 octobre-24 décembre : à Loisrron, sur les ouvrages de glaises qu’il fait au réservoir de Varignon
CP SR A LE RE 1300 22 octobre-5 novembre : à Louis, sur les terres qu'il régalle au Chenil (2 p.)..... FR MAMIE En 961 11°
22 octobre : à La Bonté, sur pareils ouvrages.. 911 22 octobre-17 décembre : à nes Lauriers, sur pareils TE Te CAT PIONEER Honas Latt 0° 6° 29 octobre : à Varienow, pour son remboursement de pareille somme payée à THEvEnIN, pour les terres qu'il a transportées dans le nouveau réservoir. .,., 1390190 5 novembre : à Jaques Pourain et Françors Lamserr, pour 83 muids de sable de rivière qu’ils ont fait voiturer pour le petit parc, 4 DL raid, 2 2) 20H 15° A La Rivière, sur les terres qu'il a transportées aux petites-eecnniess. : 4.43. Sida en à 5aft 14° 12 novembre : à Jaques De Couture, sur ses transports. de lerre aux nouvelles escuries derrière les pe- LITE SR RE RE REA RE +089:
26 novembre : à Noëz LeGRaiN, vuidangeur, pour vuidange de fosses à l’hostel de la Feuillade....... 319h 26 novembre-17 décembre : à Bezrerceur, terrassier, sur les bonnes et méchantes terres qu’il trans-
porte aux rigolles au pied de la palissade dans le petit Pare CS p.) 24.4 nee TENUE, hot
26 novembre : à Dupuy, jardinier de l’Orangerie, pour, avec 70! qui luy sont diminuez pour des arrousages qui ont esté payez par S. M. et qui sont de l’entretenement dud. Dupuy, faire le parfait payemeut de 376% 10°, à quoy monte la dépense extraordinaire qu’il a fait dans iéipelit pare; et orangerie. {31.144402 3064 3°
3 décembre : à Sainr-Jeax et Rogserr La Lanpe, soldats, à compte des terres qu’ils transportent le long de 1010 DOI T SRMNSNNNSPRRNSR ASP ERRSES AREAS SE PSE qui
2h décembre : aux nommez Cuarezain, Husé, LE Cours et autres, pour 165 muids 1/4 de sable de rivière au: petit pards: & A le muid: :4:: 2, 4444 363 11°
Somme de ce chapitre..... 95928 6° 24
OUVRIERS À JOURNÉES
9 janvier-20 aoust : aux ouvriers qui ont travaillé avec le jardinier flamand à eslaguer les arbres des advenues de Versailles (9 p.).............. 8974 13° 6°
9-23 janvier : à ceux qui ont achevé d’emplir les glacières de la Ménagerie de Versailles (3 p.). 3794 10° 4°
janvier : à ceux qui ont rempli les trois gla
cières de Trianon (2 p.)...... ds re dau 3194 1° 4° 9 janvier : à ceux qui ont travaillé dans celles de Satory et les moulins de Clagny .......... 4534 13° 9°
À ceux qui ont travaillé avec le s° Boxer à lever la carte de la butte de Montboron, à couper les bois de la bulte el à transporter les plombs à Noisy (2 p.)...... RE | FRERE CS HER RE 884 12° 6°
16 janvier-24 décembre : à ceux qui ont travaillé aux démolitions, à ramasser le vieux plomb et à le ranger dans le magasin et autres travaux (24 p.). 1964 6° 10°
16 janvier-19 décembre : à ceux qui ont travaillé à porter des glaces et à transporter des vazes et autres divers ouvrages au petit parc (47 p.)..... 18715# 0° 8°
23 janvier : à ceux qui ont transporté les vazes et les cuvettes de plomb de la pièce de Neptune à Trianon et à TE MAD DEMO ue da ee na na des à 3294 11° 4°
30 janvier : à ceux qui ont travaillé à ranger les vazes, coquilles, masques et tables de plomb au-dessus de la Diécet qu Drapon à PUR ER Et LU 374 6° 6*
À ceux qui ont transporté les démolitions du magasin de Durez au grand magasin et élevé les gruaux et engins, au derrière des grandes escuries........... 1634 6°
30 janvier-11 juin : à ceux qui ont travaillé en divers endroits du chasteau de Noisy (9 p.)...... 579tt 2° 6°
30 janvier : à ceux qui ont porté la chaisne et piquet pour l’arpentage des bois et autres terres comprises dans
451 COMPTES DES BÂTIMIENTS DU ROL h59
le grand parc de Versailles et autres travaux faits aux Récollets, Grand Commun, grand et petit parc ( 32 p.)...
TES de CE LE NUE HAE ASE AA 448083 10"
5 mars-3 septembre : à ceux qui ont travaillé à couper aux pieds les petits plants du grand parc de Versailles et à couper des palissades dans le petit parc (6 p.).... tn HO NE L Nés Neue it bégle 94167
12 mars-9 juillet : à ceux qui ont travaillé à couper aux pieds, marcotter et planter des plants d’ormilles et autres dans la pépinière de Roquancourt (10 p.)...... PRIT NA DUC UN ES A) EDR VC 16564 18° 4°
20 mars-24 décembre : aux soldats du régiment des Gardes Suisses et aux quatre sergents qui les commandent, qui sont venus pour travailler à Versailles (7 p.).. De Ce IMG NP CU UE 3494 17° 9°
20 mars: à ceux qui ont travaillé à accomoder les chemins à la Parroisse lorsque le Roy a posé la première PherReu esse ve ta DR ee EU NE 981 3°
13 febvrier-3 décembre : à ceux qui ont travaillé sous Viczrar, tant à l'entretien des eaux bonnes à boire qu’aux routtes pour les eaux venant de la machine et nivellement qu'il a fait (8 p.)............ 739! 18°
9 avril : à ceux qui ont travaillé à vuider du sable dans une grange qui a servi à mettre du gland, au village
de Choisy-aux-Bœufs............ ei hot 4° 16 avril: à ceux des remises à gibier de la plaine de Trappe:et Saclay... 5.400 RS 1834 17°
11 may-18 juin : à ceux qui ont travaillé les jours et les nuits à appartement de S. M. (2p.).. 144K 9° 6° 18 juin : à ceux qui ont travaillé à sacler et à serfouir les petits plants de chesne qui ont esté semez en gland dans l’avenue de Baïlly, le printemps dernier... 96% 6° 16 juillet : à ceux qui ont travaillé aux pépinières de Saint-Germain et d’Aulneau ...........,.,... 56H 2° 2 aoust : à ceux qui ont travaillé à Sève pour la construction d’un mur de terrasse joignant la dame De La Vence, depuis le 13 jusqu’au 31 juillet....... 681t
septembre : à ceux qui ont dressé la carrière de
la course de bague dans le manège des grandes escuries (RD) MATE LU eh iii es LR 1174 6°
9 octobre-17 décembre : à ceux qui ont travaillé et fourni le plastre employé au modèle des cascades derrière le chesne vert, ainsi qu'aux mouleurs et manœuvres (SRi or FE it 6 de Re 2549 3° 11°
22 octobre : à Dusuisson et consors, soldats, pour les pierres, qu'ils ont transportées dans le grand parc, qui estoient dans le bosquet du Marais... ..... étés TDR
.… À Samwr-Sauveur et consors, autres soldats, pour le
transport des tuiaux des pièces devant le chasieau dans {11.1 AMENER EN RRENNESS FIN Te NN idee 31H 10° 29 octobre : à ceux qui ont planté des ifs en palissades dams les cours de la Ménagerie et fait plusieurs autres ouvyrages dans le parc de Versailles... ...... 2574 13° ‘5-12 novembre : à ceux qui ont nettoyé l’aqueduc qui se rrend dans la pièce des Suisses (2 p.)... 2534 8° 4î :5 novembre : à ceux qui ont travaillé à l’estang du Troou-d'Enfer.. .., 4.4.4: 4% ss via, 5 2 127 9° ca décembre : à ceux qui ont transporté des terres sur le cchemin de Meudon...,....:.,..... .. 109 19° /Aux plastriers qui ont fourni du plastre au Grand Commu et aux ouvriers qui ont mis en place des contre-
cœrurs de cheminées ....,::..:,.:4.4.., 71h 9° 8°
Somme de ce chapitre... 33g1att 13° 6°
PAYÉ
«27 febvrier-19 novembre : à Grorezs Marcuanb, paveuur, pour parfait payement des ouvrages de pavé et rettranchemens de terre qu'il a fails sur le chemin de Same (CTP LUS EU RERE LES k1547h
12-19 mars : à luy, parfait payement des ouvrages de pawé faits aux dehors du chasteau de Versailles jusqu’à la fin de l’année 1683 (2 p.)....,......... 21364 5°
«26 mars : à luy, pour ouvrages de pavé faits à la plaace du bassin qui estoit dans la cour du chasteau s bla oise he Bain DUR CDI Les 4 .... 6oëtt 2°
«g avril-24 décembre : à luy, pour ouvrages de pavé en. divers endroits de Versailles (14 p.). 20805 10° 5°
‘22 may: à luy, sur ses ouvrages aux deux bassins de
devvant le chasteau...... ARE RAD LA 1 M EE | 3000 11 juin : à luy, sur le pavé de la chaussée proche Belle- Dal ins UM ER E R CR e Sr 1000!
‘25 juin-10 décembre : à luy, sur le pavé des chemins de: Velisy et de Chastillon (10 p.)........... 17200 «9 octobre : à luy, pour ouvrages faits sur les aqueducs de : Roquancourt et de Saint-Cir......... 8314 14° 4% À luy, sur les ouvrages qu'il a faits au chasteau de MOMENN sn vbee the) sieurs 871t 18° 4°
‘15 octobre-19 novembre : à luy, parfait payement de sess ouvrages de payé au dedans du chasteau et aux bas-
sinas du petit parc (3 p.).............. 19564 7° 64 :26 novembre : à luy, sur le pavé qu'il fait sur la graande avenue, au Commun et ailleurs......... 2000
Somme de ce chapitre... 919514 17° 7°
CONDUITTES DE FER, DE FONTE ET DE GRAIS
-113 febvrier-23 septembre : à Le Joncuæur, parfait payyement des tuiaux de grais qu’il a fournis pour la con-
PP SE ER Or PE ES RE
duite des réservoirs du Chesnay à l’estang sous Roquancourt (4 PRE RE 4 6237
3 avril-12 novembre : à luy, sur les tuyaux de grais de 8 pouces qui ont esté posez à la conduitte de l’estang sous Roquancourt jusqu’au réservoir de Trianon (2:p:) 244008 1 PP) PIN I NP ARNANERRES 3000!
19 avril : à luy, sur le regard pour recevoir les eaux
de la machine....... RME, Lisa 2000 À luy, sur les tuyaux de grais et aqueducs qu’il fait pour la conduite des eaux de Prunet......... 2000
27 febvrier : au s° Le Maire, maistre de forges, sur les tuiaux de fer de fonte de 12 pouces, posez tant à la conduite du Chesnay qu’à la première et deuxième conduite
des moulins de Luciennes............. 10001!
2 juillet : à luy, sur les tuyaux d’un pied qu’il a fourni et qui sont posez à plusieurs conduites... ..... 5ooott
5 mars-17 septembre : au s' pe Suzemonr, maistre de forges, sur les tuyaux de 12 pouces fournis tant pour la conduitte du Chesnay que pour celle des moulins de Lusiennes (SPA as ne nue done .... Gooott
À luy, pour cent dix contre-cœurs de cheminées qu’il a fournis pour le chasteau de Versailles, pesant 31093 livres, à raison de bott le milier..... She 1554 13°
9 octobre : à luy, pour deux cent seize contre-cœurs de cheminées qu’il à fait arriver au port de Marly pour les cheminées des chasteaux de Versailles et Saint-Germainen-Laye,, à: 40m; ne, 522 9h 5°
12 mars-26 novembre : au s° BoiLgau, maistre de forges, pour les tuyaux de 12 pouces tant posez qu’à poser à Versailles, et de ceux arrivez à Fontainebleau (Hs PL ONS AS en dois Le, 11920
19 mars-16 juillet: au s° px La Porrente, maistre de
forges, sur les tuyaux de fer de fonte de 5 pouces 1/2 qu’il a fourni pour la machine de Seyne (2 p.). 22001
16 juillet : à luy, pour descentes de goutières de fer de fonte qu’il a livré à Versailles... ..... 201H 18° 6°
3 avril-12 novembre : au s° CouLox , maistre de forges, sur les tuyaux de fer de fonte d’un pied qu’il a fourni et qu’il doit:fournir (g p.)...:..::.:40.., ... 86000
16 avril-19 novembre : au s° Desvauconns, sur les tuyaux de huit et six pouces de diamètre qu’il fait venir pot Versailog fee) nn ei: 33500
29 Jjuin-2 juillet : à luy et par advance sur les tuyaux d’un pied de diamètre qu’il doit fournir suivant son nouveau marché (ani, ns 1600ott
26 novembre : à luy, pour avec les sommes reçues en 1683 et 1684, et 8000! qui luy sont retenues pour la garentie de 1058 thoises 1/2 de tuyaux de 8 pouces, pendant un an qui finira le premier janvier prochain, faire
le parfait payement de 79372 10°, à quoy montent les tuyaux de fer de fonte qu’il a fournis pour les conduites de Versailles. ..... ahtéate VOA, 543 . 573110"
16 avril : à La Cosre, sur les tuyaux d’un pied qu'il a fournis à la première conduite des moulins de Loucienne, au regard des eaux de la machine. . ... 1000
27 aoust : au s° SAuvAGE, sur les tuyaux d’un pied, pour deux conduites depuis les moulins de Luciennes jusqu’au regard des eaux de la machine......... 3000
Somme de ce chapitre. ... 2055744 6° 6%
GAGES DES JARDINIERS, FONTAINIERS ET AUTRES OUVRIERS AYANT LES ENTRETENEMENS DE VERSAILLES.
16 janvier-10 seplembre : à Orrivier FLeuranr, jardinier, ayant l’entrelènement du jardin et orangerie de Clagny, pour ses gages des six derniers mois 1683 et six premiers 1684, à raison de 10200tt par chacun an Cape ba del ie ue ds los ianrt ie a 10200H
6 febvrier : à Barraecemy D’AMBREINE, jardinier flamand, pour deux mois de ses appointemens écheus le dernier janvier dernier, pour avoir travaillé avec d’autres ouvriers aux arbres des avenues et pépinières de Ver- Cd PO OT PT EE PE ET 100
5 mars-18 juin : au s° Denis le fils, ayant l’entretènement des fontaines de Trianon, pour trois quartiers des gages d'un garçon qui luy a aydé à travailler ausd. fontaines depuis le 1% avril jusqu’au dernier décembre 1683 et premier quartier 1684, à 300 par an (2 p.).. Je ne dns ab Mie Ne ou DE cd à 4 dE) CNRS
18 juin : à luy, pour sond. entretènement des fontaines de Trianou, de la fontaine de la décharge du canal et des réservoirs au-dessus de Trianon, pour ses gages du premier quartier 1684......... 4 370
16 juillet : à luy, ayant l’entretènement de la machine du moulin de Launay, pour ses gages des six premiers mnois 1088, ,.,. 4.2 ANS at di & dan due 30oûl
18 juin : à Denis, fontainier, ayant l’entretènement des fontaines, pour ses gages du premier quartier 1684. sin den edge d'ade Jet Le asie abat
À luy, pour l’augmentation dud. entretènement. 8554
10 septembre : à luy, par gratification extraordinaire que S. M. luy accorde par chacun an à cause dud. entretènement, pour les six premiers mois de 1684, à k6oft par an ........ RS +.. 2301
19 mars-10 décembre : au s° pe LA Quinrinxe, pour l’entretènement du potager de Versailles, depuis le mois de febvrier jusqu’au mois de novembre dernier (9 p.). .
ERP NO PT EP UL, … u
16 avril-19 novembre : aux meusniers cy-après nommez ayant les entretènemens des moulins de Trianon, Clagny et Satory, pour leurs gages à cause desd. entretènemens pour les trois premiers quartiers 1684, sçavoir :
A François ANTHOINE, meusnier des deux moulins de Trianon, pour trois quartiers de ses gages, à raison de 1000 par an (3 p.).............. ire, .. 7oott
A Anromne Aucer, ayant celuy du renvoy de l’estang de Clagny, idem, à 8ooff par an (3 p:)........ 6oott
A Anroixe DauPuin, ayant celuy des deux moulins vieux de Clagny, à 1000 par an (3 p.)........ 7oot
A Nicozas Cueyez, ayant celuy du troisième moulin vieux, à boot par an (3 p.)....... ee nE 370t
A Juuen Levé, ayant celuy du moulin neuf de Clagny, DOM D line car eueuaemrarsohepsas 6oott
A Esrmienve Piviw, ayant celuy du deuxième moulin neuf de Clagny (3 p.)....:................ Goo
Aux cinq meusniers de Satory, pour leurs gages pendant les trois premiers quartiers 1684 :
A la veuve Louis Desmiens et Jean Duponr, son mary, ayant l'entretien du premier moulin (3 p.)..... Goott A Louis Vazzée, pour le second (3 p.)...... 6oott À la veuve Jaques Héserr et François Prevosre, à présent son mary, ayant le troisième moulin (3 p.). 6oott A Awroie Macnior, quatrième moulin (3 p.).. Goof A la veuve Hinc, meunière du cinquième (3 p.). 6ooft
2h may-10 aoust: à Laurens Truwez, pour les six premiers mois 1684 de l’entretènement du jardin de Trianon, à gooofft par an (2 p.)......... «.. 45oof
14 may-5 novembre : au s° La Coste, parfait payement des trois premiers quartiers de ses gages de l’année 1684, pour l’entretènement et les réparations de toutes les conduites: de tuyaux de fer de fonte qui mènent les eaux à Versailles, à raison de 10000! par an, avec 750 qu’il a reçus cy-devant (3 p.)...... 6750tt
18 juin : à Henry Dupuys, jardinier, ayant l’entretènement des allées du petit parc, pour ses gages du premier quarlier 1684, 3000, dont il ne sera payé que de 2800, attendu le mauvais éstat desd. entretène- IMÉDBD CU 60 UE Den cute CR ERREUR 2800tt
À luy, ayant celuy de l’Orangerie, pour ses gages... SORT ALES MSC AI TELE SE 169 AE do
À dluy, ayant celuy du pourtour du canal...... Goott
À Berruier, rocailleur, ayant celuy des rocailles des fontaines du petit parc, la somme de 600, dont il ne sera payé que de 55of, attendu le mauvais estat de ses
enirbtememens it asc di eue aie out CDOON
/A la veuve Le Maire, fondeur, ayant celuy des ouvraages de cuivre des conduittes des fontaines .... 395 A Luxe, marbrier, ayant l’entretènement de tous les ouvraages de marbre qui sont tant dans le chasteau que dans le ppetit parc, la somme de 508 6° 8%, scavoir : 3834 6° 84 pouur les mois de janvier et febvrier dernier, sur le pied de: 2300 par an, et 125 pour le mois de mars, suivarnt le nouveau marché desd. entretènemens qui est à 155008 par an, de laquelle somme de 508# 6° 8 il ne serra payé que de Ao8ï 6° 8%, attendu le mauvais estat de sess entretènemens.......... Fu PRE Lo8t 6° 81 À Jorer, jardinier, ayant l’entretènement du jardin de Gldatigny, pour ses gages. .......7....... 619 10° 3 septembre: à Dupuis Denis le père et son fils, fontaiiniers; Berrnier, rocailleur; veuve Le Marre, fondeur; Luxe, marbrier, et Jorer, jardinier, pour le second quartieer de la présente année de leurs gages à cause des entreetènemens qu’ils ont, cy-devant exprimez. 10367 10° 25 juin : à Jason, jardinier, ayant l’entretènement du1 Mail et des allées, pour ses gages du premier quarticer, à goof par an............ HEURE 225 11 septembre : à luy, pour le deuxième quartier, avec 700 7° qui luy sont diminuez pour des arrousages qui ont estté payez par S. M. et qui sont de son entretènement, faiire le paiement de 225 pour ses gages... 154K 13*
Somme de ce chapitre... 61877" 19° 8°
Aux charpentiers cy-après nommez, servans sur les vaaisseaux du canal de Versailles, sçavoir :
10 janvier- 23 juillet : à Crisropue pe Wonte, pour sees gages des neuf premiers mois 1684, à 70 par mois
(SS DPhS 66415 ER, Poe FE Pate à 77oû À Jaoues Cuvizuter, autre, idem (3 p.)...... 770 10 janvier-12 mars : à Anrome YŸvin, autre, pour cinq mois de gages (2 p.).............. és (DUO
16 avril-93 juillet : aux officiers matelols servans sur le: canal de Versailles, pour leurs gages pendant les six prremiers mois 1684, sçavoir :
Au s° Gonsouin, capitaine, pour ses gages, à 1800tt phAr an ere Pire REA EN PE goof
Au s° Gonsouiw, lieutenant, pour ses gages, à 1000!
paar an...... PROANENE RG TE RE ER Biel tete 5oott À Crisropace Le Roux, maistre, pour ses gages. Lao A Micuez Beuze, contre-maistre, idem....... 360ott A Jaoues Le Cowre, charpentier, idem... .... Laott
A Nrcoras Mansié, idem. .......,...... .. haoï
A Jean Conpow, idem ..... EAN Re au Haott À Jicuss Fosse, calfat.i ee USE: Aaoît À Jaoues Douvizze, idem.........,.,...... Laott A Jean Breman, matelot, idem....,,......, 97oû A Micuec La VIENNE, idem... ...... DHEA ER 27ott A Jean Quienne, matelot, pour six mois de ses ga-
gs MAMAN JUS h ee UE ARE SPL OS SUNE 270tt À Jean Marserowr, dit La Viocerre, matelot, dem . . RER te sf TRUE ANNE NAS ÉASRNESX 27ott
A Gurczauwe Lepoux, matelot, idem......... 2704
À Noez Corte, idem.......,....... ge fa 80tt
À Laurens Marver, idem... .............. a7ott
A Gemion, Memo) etais. ee. ; 180ot
À Nicoras GRAnDyAL, idem ...... EAU 27ott
À Prenre CoRDIER, idem :. 0, int 27ot
À Anroine SOLLE, idem . ...... CRAN PU PU 27ot
25 juin-23 juillet : aux quatre gondolliers vénitiens servans sur le canal de Versailles, pour deux quartiers de leurs gages, à 1200! par an chacun (2 p.).. 2400
28 aoust-22 septembre : à Nicozas Vinorry et Be-
NoiST BOURELLY, gondolliers vénitiens, nouvellement ve- .
nus de Toulon pour servir sur le canal de Versailles, pour deux mois quatre jours de leurs gages, à 75 chacan par MOIS (2 pi) ve sin ie mpes ve aie She, 318
29 octobre-5 novembre : à Isepo Fora et Pierre
Massacari, charpentiers de barque vénitiens, pour leurs -
appointemens depuis le 8 octobre qu'ils sont arrivez (ap re A QRERLEE GAur Es atsseos LRQ
Somme de ce chapitre. ........ 122 181
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DE VERSAILLES
9 janvier : à Sauvace, vannier, pour des hottes et petites manes qu’il a fourni pour l’Orangerie et pour ser-
NACRE ec ce PERMET PR RME TAS 82 4° 6 febvrier : à luy, pour 38 hottes qu’il a fourni pour SEPTÉR AS RE RIRES sic an eh dé oi: 25 5° 26 mars : à luy, pour 80 pelles de bois. ...... 2 att
À Îuy, pour manes, seaux et autres outils.. 184 10° 9 janvier : à Dowmique Vanisse, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées, tant aux grandes escuries qui Chantalleress PA pre se Do A La Cosre, pour avoir relevé et reposé 39 thoises de tuyaux de fer d’un pied, sur la nouvelle conduitte du Chenay, proche le petit pare ........,.,..... 110% 12-19 mars : à luy, pour son posage des tuyaux de huit pouces depuis les conduittes de Satory jusqu’à la butte de Montbouron (2 p:)..........,..., 13oott 30 juillet : à luy, parfait payement des ouvrages qu’il
a faits pour déposer et reposer des tuiaux de fer de fonte des fontaines du chasteau en 1684, et 300! par gratifi= cation à cause de la difficulté de l’ouvrage.… . 18234 15°
10-17 décembre : à luy, sur les conduittes de fer de fonte qu’il fait poser à Versailles et Marly (2 p.). goot
9 janvier : à Jean Le Cuerc et Mauer, scieurs de long, pour treize journées 1/2 à scier des pièces de bois pour faire des bordages pour les vaisseaux du canal, à 30° par
FC LEUR PERS AÈR PUS CPR PRE DR ER CAR OR LA GER À Lot 10° 5 novembre : à eux, pour leur sciage de bois pour faire dos Darquess ii Re ceain ich ann te 56
25 juin-16 juillet : à eux, parfait payement pour 507 thoises de traits de scie réduits à un pied en carré qu’ils ont faits pour la consiruction des barques, tant pour la pièce des Suisses prez le Potager que pour Marly CSDE RAS EE PERS EL SR PRE AE 228 3°
9 janvier : à Rinouer, charon, pour ses ouvrages de charonnerie pour les magasins des plombs. ...... 83t
20 febvrier : à Rinquer, voiturier, pour avoir voituré vingt-deux vazes à Marly et deux de Trianon à la pièce de Neptune............. PRE Foie: .. 23ot
L juin : à luy, pour avoir relevé 78 thoises de tuiaux de plomb de 8 pouces proche Roquancourt et les avoir transporté aux pièces d’eau devant le chasteau.. .. 1171
18 juin : à luy, pour avoir transporté -et voituré au magasin le cordon de plomb du bassin de Saturne. 4ott
2 juillet : à luy, pour avoir voituré, de Marly à Versailles, huit vazes de plomb, et une barque de Versailles à Marlyishssion. ARRET FAR DEA TER PRIE 95#
20 aoust: à luy, pour un petit chariot et voiture de la démolition des ornemens du bassin de la Cérès.. 931
9 janvier : au ‘8° DE LA COMMUNE, pour son remboursement de pareille somme par luy payée pour ouvrages de menuiserie faits à l'appartement de M. le maréchal De: BELLERONT SN Ut RTE SRE En EC
16 janvier-12 mars : à OpPénor, ébéniste, parfait payement de 3600 pour douze cabinets de marquetterie qu’il a faits pour les médailles de $S. M., à raison de
300!t-par chacun (Spa) s uen sie arts 32004 14 avril-19 novembre : à luy, sur le bureau qu'il fait pour le Cabinet des curiositez (7 p.).......... 350ott
16 janvier-2 juillet : à Dausancour, gainier, parfait payement des tablettes de maroquin pour le Cabinet des médailles de S. M. (5p.)...... Sata à 1543 10°
10 septembre : à luy, pour vingt-deux tablettes de maroquin qu'il a livré pour le Cabinet des médailles de SEE 2 ON mn piéces oran nine 137 10°
10 décembre : à luy, tant pour les journées qu'il a employées avec son garçon à garnir le bureau du Cabinet
des curiositez de S. M. que pour une once six gros de galon fin, clouds et colle qu’il a fourni... ....... 63h 23 janvier-12 novembre : aux nommez Lrarps et CrereL, taupiers, pour 11439 taupes qu'ils ont prises dans les jardins des Maisons Royalles pendant les trois derniers mois 1683 et neuf premiers 1684, à raison de 3'-da piède (bp. hs 415 males de 4 sous 173017" 23 janvier-27 aoust : à Noëz Lecrain, vuidangeur, pour vuidanges de fosses et dégorgemens de tuiaux par luy faits à Versailles, Clagny, Noisy et autres endroits (UE A PASSE RER ANR CE RE ER s 24h it TAN 30 janvier : à Prévost, balancier, pour avoir ajusté les poids et balances du magasin ......... a 2e 261 30 janvier-9 juillet : à Le Nècrc!, fondeur, pour avoir relevé les ornemens de cuivre doré de la cheminée du Cabinet des raretez, les avoir redoré où il estoit nécessaire, mis en couleur et reposez (a p.).….... 95 25 juin : à luy, pour son paiement de la draperie de bronze doré, d’hermines et rosaces qu’il a faits pour le sarnice de SL: dus est satire 254 00 9 juillet-26 novembre : à luy, sur les draperies de bronze doré, des bustes à teste de porphire et sur les ornemens du grand bureau du Cabinet des curiositez à Mesailés (Op), LAN MR AS és degree . 2900 , 6 febvrier : à Sazmon, marchand, pour étoffes par luy fournies pour faire quatre justaucorps aux quatre gardes établis pour la conservation des plants et rigolles de Trapes, Saclay, Roquancourt et Vaucresson. . 1111 12° À la veuve Poirox, marchande, pour la fourniture et façon desd. quatre justaucorps............ 9293h 6° 6 febvrier-1 9 novembre : à Nicocas Rousseau, cordier, pour ses fournitures de cordages et chables pour Versailles et environs (6 p.)........ Po LAC QUE 6 febvrier : au s° L’Assé, pour ce qu'il a payé pour couverture de treilly ciré pour couvrir les gondolles sur le canal de Versailles... ..... Saudi sic de” 28 may : à luy, remboursement de plusieurs ustancilles qu'il a acheptez pour les vaisseaux du canal. 56H 6* = 20 aoust : à luy, pour son remboursement de ce qu’il a payé pour boire aux ouvriers qui ont travaillé aux appariétneus Mi Roi. die cmideh mes smiis ne 1061 10° 23 septembre : à luy, pour dix-huit bannes de toille qu’il a fait faire pour couvrir les peintures et dorures de PRO lue ne at ee Ro vi Co 855 5° 29 octobre : à luy, pour son remboursement de l’achapt
et voiture de trois plats bords de bateau pour faire un pont dans le réservoir de Varignon............. 58tt
1 Ou Ncre.
113 febvrier : à M. Sroup, colonel du régiment Suisse, pouar son remboursement de ce qu'il a payé pour deux glacces de Venize acheptées pour le service de S.:M. 2729
113 febvrier : à Cnarzes Viczain et Jean Lecenvre, couavreurs, pour avoir couvert et rélably les glacières des Lopatins dé Glagnys. «4e. ue ee 0 duel bot
220 febvrier : à Denis, fontainier, pour plusieurs ouvragges extraordinaires qu’il a faits en 1683 aux conduittes des; fontaines du petit parc de Versailles. . ... 514# 10°
LA juin-30 juillet : à luy, parfait payement des soudurces extraordinaires qu'il a employées aux conduites de ‘Versailles depuis le mois de janvier jusqu’à la fin de rmay, déduction faite de 1900 4° pour 10862 livres de \vieux nœuds de soudure qui luy ont esté donnez du maggasin, à raison de 3° la livre (2 p.)..... 2600 16°
09 juillet : à luy, pour 115 livres pesant de soudure qu'il a employé à réparer les conduites de cuivre et plonmb de la machine du moulin de Launay. .. 597 10°
227 aousi-20 octobre : à luy, pour soudures et ouvragges extraordinaires (4 p.).........:..... 3100
220 febvrier : au Frère Trrre, de Gallye, pour 657 bottes : de paille longue qu'il a fourni pour les glacières de N'étesalles ;6, RU AUS ARAUE D UE GO REX, 197" 2°
M Bray, épinglier, pour ouvrages de fil de fer aux petitees escuries. ......... a DS ER EME 1861 18°
A Coco, pour huit robinets et six soupapes de cuivre qu'il a fourni pour le Roy, pesant 366 livres, à 18° la RAS MAR DEL à MIE On APE 329 8°
119 mars : à luy, pour neuf robinets à teste qu'il a fourrni pour employer aux conduites des eaux bonnes à booire des petites escuries, pesant 93 livres, à 18° la NDS CRT I ER PRIT SRE 83 14°
27 febvrier : à Toussaint Guicceminer, potlier, pour 19227 pots de terre qu'il a livrés pour l’Orangerie de Versaïllles, à raison de 15 le cent............ 289 1° _ M Fee, arquebusier, pour quatre paires de pistolets qu’il a faits pour les quatre gardes establis pour la conseryvation des plants des avenues de Versailles. .. 100
227 febvrier : à Dommico Cuccr, fondeur, sur ses ou-
vragges aux deux grands cabinets pour mettre dans les.
gramds et petits appartemens du Roy...... 51 8h 4° 6°
222 avril-19 novembre : à luy, sur ses ouvrages de cuivre doré d’or moulu aux appartemens du Roy au-pe- Goienn (BD. ses . A6o7tt 11° 10°
116 juillet : à luy, parfait payement de 11764 16° 8°, à quuoy montent les ouvrages de cuivre doré par luy faits tantt dans la grande gallerie, grands et petits appartemenns du Roy et de la Reyne, Cabinet des curiosütez, que
n61 ANNÉE 1684.
Cabinet de curiositez de Monseigneur et autres endroits du chasteau, en 168314 7002,7P001.0, . 1964 16° 81
10 septembre: à luy, sur deux cabinets de marquetterie de bronze doré pour mettre les orgues et le clavessin dans la grande chambre du Roy et autres ouvrdges.....e.. 06 MON NN SNA sets dL4000
17 septembre-5 novembre : à luy, sur ses ouvrages
de cuivre aux portes peintes et croisées de la gallerie A D MORT a PA Sous ... 1hoott
5 mars- 27 aoust : à Marcezin Cnarzier, marchand de draps de soye, parfait payement de 4o aunes 1/4 de damas blanc broché d’or aux chiffres de S. M. qu'il a livré pour faire les rideaux de la grande gallerie, à 4oof
l'aune (ao SRE re ER 16100 3 septembre-3 décembre : à luy, pour 23 aunes de mesme damas pour quatre rideaux (2 p.)...... g20of
3 décembre : à luy, pour son payement des velours verts à trois et six poils qu’il a fournis pour le bureau du cabinet de S. M., celui à six poils d’une aume
de large, à 6ott l’aune, et celuy à trois poils, à 18
laure... PR Re re ER 4. 24 10!
10 décembre : à luy, sur les étoffes brochées d’or qu’il doit fouet ES en et hooott
24 décembre : à luy, pour quatre aunes de velours et deux aunes de taffetas cramoisy qu’il a fourni... 106 5 mars : au s° pe Gnaicrou, pour une médaille qu’il a donnee LS Re US ARS RE AR ST 664 À la veuve Bersaucourr, épinglier, pour ouvrages dle fil de fer qu’elle a faits et posez à la Ménagerie. 1 18# 1 8° 5 mars-13 aoust : à CLaune Brior, miroitier, pour réparations de glaces et plusieurs journées qu'il a employées à poser et nettoyer des glaces en divers endroits du chasteau, en 1683 et 1684 (2 p.)....... 329 10° 5 mars : à Durann et Larorce, pour avoir transporté les tuiaux d’un pied qui estoient derrière le Marais, au long du éhaslempiis à, es OuMAEt HRre 66 Au s° Bssce, pour avoir enchassé dans de l’or le sceam d’Auguste qui est au Cabinet des raretez ........ 88t Aux nommez Mercerox, Lacarpe et Bow, pour avoir porté la chaisne et piquelz pour le plan et arpentage des bois compris dans le pare. ...:..:,....,,...., 53 12 mars: à Baprisre, cordonnier, pour quatre paire:s de bottines qu’il a fournies pour les quatre gardes establis pour la conservation des arbres des advenues de Versailles, à raison de 1 2# 10° la pare. Sri et 5oñt À la veuve ne Vauezs, voiturière, pour avoir voituré du port de Saint-Cloud au Grand Commun 167 contrecœurs de fer de fonte pesant 60095 livres, à raison de ho° le milier....,,.., FN is er 108 of
19 mars : au s° DE LA Hire, tant pour ses soins que pour son remboursement des dépenses qu’il a faites pour les nivellemens de la fontaine de Ville-d’Avray et de celle de Vaucresson ent SR ER 300
9 juillet : à luy, pour remboursement de la somme de 79 40° par luy payée à ceux qui luy ont aydé à faire les nivellemens de Fontainebleau, et 5oot par gratifi- CAUQUE PL PONT TOUL AIMER 5791 10°
3 septembre : à luy, pour remboursement de 59# 15° et 300! par gralification pour le même travail. 3594 15°
22 octobre : à luy, pour remboursement de 378 pour les nivellemens de la rivière d'Eure, et 5oott par gratification en considération de ses peines et soins. ... 878
19 mars : à Jean Le Marre, fondeur, sur deux robinets de cuivre d’un pied qu’il a fait pour les conduittes de la pièce d’eau devant le chasteau............... Gooït .
À la veuve Le Maire, pour un robinet de cuivre d’un pied pour une desd. conduittes........... 21784 10°
26 mars : à elle, pour deux soupapes de cuivre qu’elle à HNRGAU Maps MANN No Gooït 10°
16 avril-2 juillet : à elle, parfait payement de dix soupapes de cuivre de 18 pouces, pesant 2378 livres, à 2 07 TRUVEO CDR PEL ARR Nm EU 21h40 L°
23 juillet : à elle, pour avec 9068 13° 4% qui luy seront déduites pour 1700 livres pesant de potin, à 10° 8° la livre, du magasin du Roy, faire le parfait payement de 18314 10° pour un robinet de cuivre d’un pied de diamètre qu’elle a fourni, aie 2035 livres, à 18° la NTI RSE CUS POS IL EUR EL EE 924 16° 8°
17 septembre : à he, pour avec 906 13° 4° qui luy sont déduits pour 1700 livres de potin qu'elle a receu au magasin, à 10° 8° la livre, faire le parfait payement de 18261 »°, à quoy monte un robinet d’un pied qui a esté employé à la conduite du Théâtre, pesant 2029 livres, à raison de 18° la livre............ 9191 8° 8°
29 octobre -3 décembre : à elle, sur ses robinets d’un pied'et°de 8'poutces (3/pi)e. tue RiR 2700î . 19 mars: à Tnierry, facteur d’orgues, à compte de la dépense qu’il a faite à démonter la grande orgue de Saint-Germain-en-Laye, et celle de la Grotte de Ver-
sailles....... PARC DAS HR LR ROC A EUR DE ES RESTES 250oft 11 octobre : à luy, sur les cabinets d’orgues qu’il fait pour la chambre du Roy.........,:... LA don
19 mars : à PencuERoN, compagnon fondeur, pour plusieurs réparations aux ouvrages de cuivre des portes
et croisées du chasteau . 1e SC REA A PA SEA 65 26 mars : à Phniaiok, taillondter, pour 29 besches qu'il a fournies. ....... ST LU de NE bat 4°
3 septembre : à PercueroN, compagnon ébéniste, et
163 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROIL. h64
consors, pour avoir travaillé pendant trois jours à attæcher les tringles de cuivre doré qui arrestent les glaces dans le cabinet du Conseil et fourni 120 vis pour les attacher... .... NL RAR RAR A it a Tnt
19 mars : à François Porace, charpentier, pour avoir chargé et fait transporter vingt-trois figures de marbre 2 juillet : à luy, pour avoir transporté la Piramide,
du magasin dans le petit parc. ....... AE
pour rétablir le massif, et pour l'avoir reposé à sa placce. PARLER CENT ERA St ebaanee da Welt ir etes 1 bot 19 mars ; à Fonrezces, sculpteur, pour les journéees qu'il a employées à la conduitte des figures que lon a levées, descendues et voiturées tant dans la gallerie et à la démolition du chasteau, que eelles voiturées dans Île petit parc..... RAR REE DUT PME 864 115° 26 mars : à Le Brer, orphèvre, pour ouvrages d’argemterie qu’il a fournis pour les bureaux des Bastimens, peesant 28 mares 7 onces 7 gros, à 30h 10° le marc, y compris le contrôle, sans la façon........... 10721 26 mars : à Cresrien, taillandier, pour Ag pioches cet 19 picqs qu'il a fournis pour les soldats suisses qui træa- 881 «8° A luy, pour seaux, hottes et faux fournis, idem... …. serons soon ss... 36H 1<2° A Tavernier, pour douze pioches qu'il a fournies. . …. RUE Stéue tte AR e R R rEteR CE ED!
A Nicoras Hueuer, pour trente-six besches et trenite
vaillent aux ouvrages des Bastimens... .... 8
pioches qu’il a fournies pour les soldats suisses. 1031 1(6°
8 avril : au s' Poriner, pour son remboursement de ce qu'il a payé à divers ouvriers qui ont travaillé awux moulins des environs de Versailles... .......... a (AK
17 seplembre : à luy, pour le dédommager des répearations et augmentations qu’il a faites au logement occupé par le s° pes Cuasreaux à Satory, et par gratificea- DO DE DU Red sue 0 RAT rs PE PERRPIIT ENS Louott
3 avril : à Lapormsau, orphèvre, pour sept louppes d'argent doré et huit éguilles d’or qu’il a faites et fowrnies pour le Cabinet de S. M........,.... bobtt 115°
9 avril: au s° Le Rov, pour les copies qu'il a faites et fait faire de divers estats finaux, arrestés par feu M. Corc- BerT, concernant les ouvrages des Bastimens.. 444 115°
Au s° Mucuer, imprimeur, 782 10°, pour plusieurs impressions qu'il a faites pour le service de S. M. dlepuis le 9 novembre 1783 jusques et compris le 14 mars dernier, et 330# pour les frais qu'il a faits pour s’estiablir à Versailles... ... Al LE faRE à 1119 110°
A M. le comte ne Vaux, pour onze Termes de marbre blanc amenez de Vaux à Versailles pour le service «de $. M,, à raison de 1800 pour chacune. ..... 198o1ott
Au s° Gazan, pour une figure de marbre blanc représentant Cléopastre, qu'il a livré pour le service de S. M. UN ARS SAC APREN De A) de e0te de à L'NMODON
Au s° curé des Loges, pour son indemnité des dégats qui ont esté faits dans son jardin par les rigolles qui amènent les eaux de Saclay à Versailles... ..... 130ott
À Baupoux, corroyeur, pour les peaux de vaches qu'il a fournies pour employer à regarnir les pistons des pompes de Versailles. ..............:,..,:. 2081
16 avril- 2 juillet : à Le Lour, fondeur, pour son parfait payement de 10 soupapes de cuivre de 18 pouces, pesant 2613 livres, à 18° la livre, pour les fontaines du petit pare (8 p.)2.7 2407 RAA 2351 14°
29 octobre : à luy, sur un robinet d'un pied livré le ÉD OCLORME EE AS IL ARUREU sRies « Phneposs DUO!
12 novembre : à luy, sur un robinet livré le 11 no- VOB danse eee tes nice LD koot
3 décembre : à luy, sur ses ouvrages de cuivre et coudes de plomb ...........,............. 6oott
16 avril-» juillet : à Le Moyxe, fondeur, parfait paye-
ment de six soupapes de cuivre de 15 pouces, pesant
1256 livres, à 18° la livre (a p.).......... 1130 8°
18-25 juin : à luy, parfait payement de quatre cloches qu'il a livrées, dont trois pour l'horloge du Grand Commun et l’autre pour l’église des Récolets, pesant 2708 livres, à 21° lalivre (2 p.)....... 2872 13° 6°
23 juillet : à luy, pour, avec 266 13° 4° pour 500 livres de potin, faire le parfait payement de 544 10° pour quatre soupapes de cuivre qu'il a fournies, pesant 60 livres. à 28 la live. 4.14. 440, 277 16° 8°
13 aoust : à luy, pour, avec 362 13° [ne qui luy seront déduites pour la valeur de 680 livres de potin, faire le parfait payement de 738# pour quatre soupapes de cuivre de 18 pouces qu'il a livrées pour les conduites de Ver- 365h 6° 8° 3 septembre : à luy, pour, avec A8oN qui luy sont dé-
sailles, pesant 820 livres, à 18° la livre...
duites pour la valeur de 900 livres de potin qui luy seront fournies au magasin, à raison de 10° 84 la livre, faire le parfait payement de 974#, à quoy montent les ouvrages de cuivre qu'il a fourni en divers endroits du
des ouvrages de cuivre et coudes de plomb qu'il a faits et fournis pour les moulins de Satory et autres endroits de Versailles (Sp) scsi. ue 16354 1° 6°
16 avril : à BurrERFIELD, pour un niveau à double lunette qu'il a fait et un autre qu’il a racomodé. .. 34oî
16 juillet : à luy, pour un autre niveau double avec
son pied qu'il a fait et qui a esté donné aux nommez Boureauzr et Maris, arpenteurs, pour servir aux arpentages qu'ils font aux environs de Versailles. ..... 9275 16 avril: à Gorrrox, pour 1807 poinçons de lettres de langues orientales qu’il a nettoyés et les planches qu’il a gTAVÉES. ......sessee da are dede à à Por OR À Harpoun, remboursement de pareille somme par luy payée pour diverses fournitures à la chapelle des petiltes. décuries) 52 EL PA dia 2010 90 TROROS 16 avril-9 juillet : à Papeza, ramonneur de cheminées, pour les cheminées qu’il a ramonnées en divers endroits de Versailles et lieux en dépendans, pendant les six premiers mois 1684 (3 p.)............ Bagtt 18° 16 avril-1% aoust: à Vaizranr, ébéniste, sur ses ouvrages au Cabinet des médailles (2 p.)........ 1100t 16 avril-1% aoust : au Père Mouzrner, idem (2 p.)..
Fe dE BE US de mere d'u Sn OR ER TON 16 avril-1°* aoust : à Morez, idem (2 p.)..... goot 16 avril : au s° Daurny, remboursement de pareille somme par luy payée à deux hommes qui luy ont aydé à lever les plants de bois dans le nouveau parc de Versailles depuis le 15 décembre 1683 jusqu’au dernier mars ensuivant, pendant 70 journées, à 27° pour les deux par jour..... PARIS ee sud Be Yi g4 10° A Nomgr, marchand de fer, pour son payement de cinq soupapes de cuivre livrées pour Fontainebleau, pesant. 1334 livres, à: 18° la livre... ...,.:.. 1900 192° 23 juillet : à luy, pour, avec 8oolf qui luy seront déduites pour 1500 livres pesant de potin du magasin du Roy, faire le parfait payement de 1641 12° pour vingt soupapes de cuivre par luy fournies, pesant 1824 livres, a HAN IR NTE 2. RAP RIRE DATE e6 diet où on GA 14° 18 avril : à Le Jeuveux, pour son remboursement de
ce qu'il a payé à vingt-six soldats qui ont travaillé à transporter des glaces aux glacières de Satory.... 27h 18 avril : à Tarccy, manœuvre, par gratification, en considération d’une blessure qu’il s’est faite à la main en travaillant aux piéd’estaux du petit parc.. ....... 18h 18 avril-17 septembre : au s’ Rexauzr, pour son remboursement de diverses menues dépenses par luy faites pour la chambre du Conseil et le bureau des Bastimens en. 1689/6b:206 an has un 1284H 22 avril-16 juillet : à Fenez, entrepreneur, parfait payement dés paillasses qu’il a fournies pour les licts du logement des-ouvriers (3 p.)............ 23034 10° 10 septembre : à luy, pour mesmes fournitures. . .. Herald agde ent dada tr di ee: cul 196h 5°
22 avril-16 juillet : à Bauwanpez, parfait payement
des bois de lict qu’il a fourni pour le logement des ou- Vriers (D:p.}s 44 + ads + Rate da ess: 488Batt
29 avril-25 juin : à Duvaz, sur les fosses qu’il vuide en divers endroits du chasteau (2 p.)....... 786 13°
22 avril-28 juillet : à Corsnarp!, parfait payement des tringles de cuivre doré qu'il a fournies pour arrester les glaces du cabinet du Conseil (3 p.)...... .. 1100
11 juin : à Gasparo Poror, charpentier, pour 155 thoises courantes de tuiaux d’un pied qu’il a relevées de l’aqueduc de la pièce de Neptune et fait transporter dans le parterre de la Piramide............... 193 15°
k juin : à Grorces Vizain, manœuvre, pour avoir rangé et sorti les bois qui estoient dans la basse - cour de Friahon creuse: denven at aa la né de 4 ri 79
juin-13 septembre : au s° Desrernes, pour 183 journées qu'il a travaillé à escrire l'inventaire des médailles au Cabinet des curiositez, depuis le 14 mars dernier jusqu’au 13 septembre, à 3% par jour (5 p.). 54gt!
L juin-924 décembre : au s° Tomas, pour 246 journées employées au mesme travail, depuis le 14 mars jusqu'au 16 décembre, à 34 par jour (8 p.).... 97384
L juin - 24 décembre : à Vincenor, pour 269 journées employées au mesme travail, depuis le 14 mars jusqu’au 805 5°
11 juin : à La Haye, orphèvre et graveur, pour le poinçon et carré qu’il a faits de la médaille de M°* la duchesse pe Fonrance. ..... TRE SE MER «105
16 décembre, à 34 par jour. ......:......
11 juin : à Bouze, ébéniste, sur dix-sept girandoles de bronze doré qu’il fait pour la chambre du billard dans le petit appartement du Roy .........,...... Loott
9 juillet-17 décembre : à luy, sur les ouvrages de cuivre doré qu’il fait au cabinet de Monseigneur (12 p.). re LE Sea e bots daa e b ed NS A a dd SE OO
18 juin : à Lorr, horloger, pour un tourne-broche qu'il.a Joue Don Nov ed. nd 5e it ÉROU
16 juillet : à luy, pour avoir restably et fait plusieurs pièces neuves à l’horloge de la Ménagerie. ..... toktt
9 octobre : à luy, sur les horloges qu’il fait pour le Grand Commun et les Récolets.............. 900tt
18 juin-13 aoust : au s° Perir, maistre du pont de Saint-Cloud, pour ses voyages avec vingt-neuf mariniers à Versailles pour ramer sur le canal aux diverses promeriades: de SM (Gp). vtr, 2. dés de di TTON
18 juin : à Fourouoy, pour bray, goudron, arcanson et autres ustancilles pour les vaisseaux du canal... .... ÉUELR MP EE EP TN LU LE de .« 5761 18°
Aux s° Guérin et consors, plastriers, pour plastre de
1 Ou Conan.
Marly qu'ils ont fourni pour plusieurs modèles dans le pétit partir sui ARS EN RS EE ET 7 LS À Auwasson, pour remboursement de ce qu’il a payé à des ouvriers qui ont travaillé avec le s’ Fizzey. 204 6° 18 juin : à Hucor et son frère, pour les journées qu'ils ont travaillé avec le s' Paupmomme à planter des piquets pour servir de repaire à la butte de Monthoron pour faciliter les toisez.. ...... (Did ae EU AG 25 juin : aux s° pe Vizcers et Loir, orphèvres, tant pour avoir démonté la ballustrade d’argent de la chambre du Roy et achevé de la remonter et mettre en place, que pour une petite masse d'argent qu’ils ont fourni pour mettre à une figure d’Hercule, pesant une once six elles sde: #RON À Jgan Barrauzin, ramonneur, pour les planches qu’il a frotté et mis en couleur au chasteau de Noisy.. 51 À Durez, par gratification, en considération de ce qu'il a travaillé à presser les ouvrages du chasteau pendant l'absence de S. M............ Rad TON À Jaoui, charon, pour trois chariots qu'il a fournis pour l’Orangerie........... TA UE FOR À CLerauD, pour avoir euré les aquedues de Saint-Cir et By. LULU Pit RE SR CO QRR TT 2 juillet : à Le Joncezeur, pour réparations qu'il a faites à la citerne de Noisy et pour l'avoir fait remplir de 5, LR SRR ESS DAS eh ELA A Sec NON À Louis Carpentier, marchand, pour 84 aunes de velours bleu de Venise qu’il a fourny pour garnir le Cabinet des médailles, dont 75 aunes à 18h, et 9 aunes Cr tie AS NAME SAVE D ÉNAN SR RS PANNE EU À luy, pour 31 aunes 3/4 de brocard fonds d’or cizelé, les fleurs or, incarnat et vert, qu'il a livré pour le service du RDV A DOM TAN à 4e ce pv rmermene 2381 5° À Duwum et Le Breton, pour seize journées qu’ils ont esté employez avec les s° Prunnowme et son gendre, arpenteurs, à la montrée des travaux des rigolles des environs de Versailles, à 30° par jour............ of À Nicocas Baron, pour lattes et frins qu’il a livrez pour les moulins de Satory............. . 976414" A Duronr, pour quatre journées qu’il a employées à toiser la maçonnerie et moïlon des murs du pare de Versailles, à raison de 18° par jour............. 9 19° À Guiserr, inspecteur, pour un niveau qu’il a achepté pour le service de S. M........,......,.,.. 189h Aa s° Fnosne, pour la dépense qu'il a faite, tant à faire le toisé de la maçonnerie du grand pare qu’à y faire trier le moilon et au toisé du jeu de Paulme de Monceaux.. .…
Da Re OR A A AR NS Lt tt D BD
9 juillet : à la veuve Dssprez, par gralification, en considération de ce que son mary a esté tué en travaillant à la nouvelle orangerie.......... Hat 40 60h
16 juillet : aux appareilleurs et tailleurs de pierre qui travaillent tant à l’Orangerie, Parroisse, Grand Commun, Recollets et chasteau de Versailles, qu'au bastiment et escuries du Chenil, par gratification, pour le May de l'Ascensiont 254 4 à vaut DR AO E due Ne EO ON
A la nommée Marie Morgau, par gralifieation, en considération de ce que son fils a esté écrasé en travaillant aux terrasses de Saint-Antoine....,.,..... 30
23 juillet : à Rosizcano, doreur, pour avoir doré au feu les tringles des croisées et portes des cabinets des Termestet du billard. 421440 ou ts JON
À Prévosr, Exempt de la Prévosté de l'Hostel, pour remboursement de pareille somme payée pour plusieurs procédures faites pour le service de S. M..... 201 15°
À Boucuer, taillandier, pour ferrures pour les moulins dd Sabwepi is Jude died aile 4.5 tas011"
À Parion, pour six seaux de cuir garnis de leurs fer- MIPOBS PME HE QU ee ARE D POSE 931
À Jean Taevenn, terrassier, par gratification, en considération de ce qu’il a eu la jambe cassée en deux endroits par une mine qui est tombée sur luÿ en travaillant à la démolition de la pompe.............. Bof
30 juillet : à la veuve de Guernin qui à ésté tué en travaillant aux bastimens en qualité de maçon, par gratoner. . 0 b SRE UE SU IPF 6ott
Au s° La Venpure, invalide, employé au gros mur d’entre les buttes de Picardie et de Montboron, par gratification, en considération de ses services. . . . .... 30ot
1° aoust : à Varin et Lancors, fondeurs, Sur les draperies des busles des masques de la Pyramide et des groupes d’enfans qu'ils font.......... “64.5 1600
Aux héritiers du s° pe za Feviixe, pour le remboursement du port de plusieurs médailles qu'ils ont fait venir pour le service du Roy. ..... FE AE ot
13 aoust : à Marmieu, fondeur, pour, avec 213 6° gt qui luy sont déduits pour la valeur de 4oo livres de potin, qu’il recevra au magazin, à 10° 811la livre, faire le parfait payement de 433 7°, à quoy montent Îles ouvrages et crochetz de cuivre qu’il a faits pour servir aux figures, piéd’estaux et autres ouvrages de marbre du petit pare, pesant 481 livres et demie, à 18° la livre. 920ft
20 aoust : au s Guymowr, parfait payement, avec 55oot reçeues en 1683, des glaces qu'il a fournies au chasteau depuis le 23 septembre 1683 jusqu'au dernier décembre énguivant....s..,....ss...sss 4308/
D See TE nc se
n69 ANNÉE 1684. -— VERSAILLES. h70
27 aoust-3 décembre : à luy, pour glaces qu'il a fournies au chasteau depuis le 24 avril (3 p.) 149634 5° 20 aoust : au s° Rainssanr, pour remboursement de la dépense qu'il a faite pour le Cabinet de S. M. . 8o1tt 5° 20 aoust-26 novembre : à Capensr, pour 135 journées qu'il a esté employé à escrire l’inventaire des médailles dud. Cabinet depuis le 3 juillet, à 3# par jour... ORNE - sur Sa PET REN A Re, ARR 27 aoust: au s° Formowr, banquier, pour une figure de marbre de l’Amphtrite qu'il a livré pour les jardins de Versailles. té LR ve nd ee 23 0it À Dusots, pour avoir nettoyé l’aqueduc depuis la place Dauphine jusque vis-à-vis la Parroisse ...... 194 16° 27 aoust-Q octobre : à Le Cours, charon, parfait payement de cent brouettes qu’il a fournies pour servir au transport des terres de Fontainebleau (3 p.)....... gén al c DRE SR PE RE EU LUE Q 3 septembre : à Bzaise Laporre et Pigrre Bonpar, scieurs de long, pour vingt-cinq journées qu'ils ont travaillé à façonner les arbres tournans, volans et arbres de couche des moulins des environs de Versailles, à raison de ot pamiôos Dour chacun. …...,.,...,.: 40 70H 3 septembre ; au s° DE SAINTE- CATHERINE, pour son remboursement de ce qu’il a payé, sçavoir : 200 pour deux années de loyer d'avance du logement qu’il occupe à Eslancourt, et 148 pour plusieurs réparations faites AU RON Ti du. dd 3 septembre : à luy, remboursement de ce qu'il a payé pour menues dépenses faites pour les travaux de Trapes. D LUE ua dues a de di 7 ANT 9 octobre-5 novembre : à Boyer, ferblanier, sur le rétablissement de l'arbre du Marais (3 p.)...... 8oot 15 octobre : à Drouzy, fondeur, sur un robinet d’un pied qu’il a livré pour le service de S.M....... 4oot 12 novembre : à luy, sur des coudes de plomb pour Los on nn. de do areas SDS 19 novembre : à luy, sur trois coudes de plomb et robinet de cuivre qu'il a livrés... ..,........... 3oott 19 octobre : à Juzrex, marchand de bois, pour les perches de croc qu’il a livrés pour soutenir les maronniers d'Inde du saut de la grande pièce d’eau..., 108 22 octobre : à Goserr, remboursement de ce qu'il a payé pour dépense faite à tirer des niveaux... ... 293 Au s° Corrox, remboursement de ce qu’il a payé à divers particuliers pour journées et autres frais faits pour lestrananx de SM 4 in 4, head 22-29 octobre : à L’Espine et Le Roy, nattiers, parfait payement de 160 thoises de grosse natte qu’ils ont
fourni et posé dans la nouvelle serre des grands orangers de Trianon, à 45° la thoise (2 p.)........ 36ok 22 octobre : à Guizzaume Le Roy, autre nattier, pour la natte qu’il a fournie pour l’Orangerie de Versailles... sr Atareuah AS nt ROUE LITE 10" 22 octobre-17 décembre : à Gozze, ébéniste, sur ses ouvrages de marquelterie pour le cabinet de Monseigneur COURBE de ep b Ron EN ERAT RANCE NEIL 29 octobre-12 novembre : à Masseun, sur les planches de cuivre qu’il doit fournir pour faire le réservoir de lhostel ne Vizzerox (3 p.).............. 8ooott 29 octobre : à Samson, naltier, pour 42 thoises de natte qu’il a fourny pour l’Orangerie de Versailles. 105 À Lamoureux et Bonnarr, pour deux muids et 1/2 10 sacs de plastre de Marly pour mettre sous le parquet que l’on a posé au chasteau. ..,,......,.... 48 15° Au s° Lawgerr, pour remboursement d’achapt d'outils et voiture de tuiaux pour Fontainebleau... .. 3174 10° 19 novembre : à luy, pour remboursement de ce qu’il a payé, tant pour voiture de 82 brouettes rapportées de Fontainebleau à Versailles, que pour 200 et demi de fagots qu’il a acheptez pour servir de facines pour accomoder le chemin de Bièvre à Versailles. ,....... 5At 2 décembre : à luy, pour menues dépenses faites pour’ les Bistimens.... en ue re" 5 novembre : à La Rocue et son compagnon, scieurs de long, pour sciage de bois pour faire des barques. 46h 12 novembre : à RarrroN, pour payement de la voiture de plusieurs contre-cœurs de cheminées de Marly à Verailless, ne, ia etre de SIMS À Corace, laboureur, pour cent dix bottes de paille pour couvrir les nouvelles glacières, à 12° la botte. 66# Au s° pg La Cour, remboursement de plusieurs dépenses faites à la maison qu'il occupe à Orsigny... 3164 12 novembre : à Crosnier, pour avoir toisé les trois différens chemins de Versailles à Paris... ....... 6ot 19 novembre : au s° Morzer, remboursement de ce qu'il a payé à plusieurs doreurs et marbriers qui ont travaillé dans appartement de S. M......,,.. 37at 10° Au s° »e Moucuy, charon, pour huit brouettes livrées panr de Cnil is de ee raie bas ea 0f À Tessixr, marchand, sur les poëles qu’il fournit au bastiment des ouvriers... .....,,.......... 2000 26 novembre : au s° Derviice, remboursement de ce qu’il a payé par gratification aux ouvriers qui ont travaillé les nuits à la gallerie du chasteau....... 984 5° Au s° Descnareaux, remboursement des menues dépenses faites pour les moulins des environs de Versailles. spears Ut. 2 6 RE on MR en ne autre ONE SN
Aux nommés Levé, Prvin, Bourpix et Laporte, char- pentiers et scieurs de long, pour les journées qu'ils ont ! travaillé tant aux moulins de Satory qu’à ceux de Cla- -
DUVs 00 UN OA OCR S SE Cent 7 OM
10 décembre : à Gourmer, pour son payement des ; dosses de bateau qu’il a fourni pour l'hospital de Bou- viens. 34% v NU RUE es SE APR BOB TON"
À Feurzer et Le Besçeux, pour copies des plants et :
élévations de la grande aile.................. Gott À Covroye, payement de la vaisselle d’estain qu'il a fournie pour Noïsy......141..:4920r, 4, #4 16515"
À Genuyr, remboursement de ce qu'il a payé pour : menues dépenses faites à l’acqueduc et à la chaussée de : l’ésténg de Trapes.. :444.34,041.620. DA AUTEUR
A Louis Frère, charon, pour six échelles, de 25 à
26 pieds de long chacune, qu’il a fourni pour l’aqueduc :
dela Boissière.s im RSS REASON
À Vazée, pour ouvrages fails pour racomoder les che- -
mins au-dessus et au-dessous de la chaussée de l’estang de Saint-Quentin 4:40. panunERs Fi dont ds" 24 décembre : au s° L'Hermior, pour plusieurs pettes fournitures par luy faites pour servir aux broderies d’or qui se font pour S. M. à Noisy.......... 921 9° Au s° Lazzeu, pour six marcs d’or filé qu’il a fourny pour employer auxd. broderies. . .. .... 4408 Au s° Vivien, pour deux bottes de soye de grenade aurore qu’il a fourni, idem...,.........,..... 31h
Somme de ce chapitre... 212134h 0° 101
CLAGNY
5 mars-22 avril : à FrasLon, sur les rigolles qu'il fait pour planter des arbres, tant sur la terrasse qu’à l'avenue de Clagny (3 p.).:......:.......44 150
30 avril: à luy, pour treillages........... 63 15° . Somme de ce chapitre........ 2131 15° MANUFACTURES.
23 febvrier : au s'° Bemacze, marchand tapissier de Tournay, pour employer au rétablissement de la manufacture des tapisseries de Beauvais, suivant le traitté passé avec luy pardevant Gazvois et son collègue, notaires au Chastelet de Paris, le 21 du présent mois.... 15000
1° janvier : à Geonçes Marcuann, payeur, pour, avec 63000 qu'il a reçeu à compte en 1683, faire le par-
fait payement de 1029124 11° 8°, à quoy montent les ouvrages de pavé par luy faits en divers endroits de Versailles en 1008.24 0, cie 399198 11° 8°
13 febvrier : à luy, pour ouvrages de pavé faits en divers endroits de Versailles depuis le dernier mémoire ANSE PS A UMR 10, DONC 1719 11° 9°
9 janvier : à Prenre Mazeuine el Noëz Jouvener, sculpteurs, pour, avec Aooë qu’ils ont reçeu en 1683, faire le parfait payement de 1166 pour ouvrages de sculpture de stuc et bois qu'ils ont fait dans l'appartement de M°° pe Marnrexox au chasteau de Versailles. . ... 766
13 febvrier : à eux, pour avec 3800 faire leur parfait payement des ouvrages de sculpture, plomb et estain fait, au dessus des combles du chasteau de Versailles. .... HN TR ERA NA LES Te 3557 10°
5 mars : à eux, pour les ouvrages de sculpture de stuc à l'escalier de Monseigneur le Dauphin. 219f 6° 8°
13 febvrier : à Jouvener, parfait payement de 1710f pour ouvrages de sculpture de plomb et estain qu'il a faits aux lucarnes des quatre paviilons de la cour du chas- LAS Dana ce A NN NN UP UNI TA 1310f
9 janvier : à Mauzer, charpentier, pour, avec 1300 qu'il a reçeu en 1683 et 20991 10° 8° pour vieux bois de démolition, faire le parfait payement des ouvrages de charpenterie pour le rétablissement des planchers des quatre grandes pièces du grand appartement du Roy...
À Jaoues Vari6xon, entrepreneur, parfait payement des ouvrages de maçonnerie faits aux escuries de la pompe et ailleurs en 1683............ 114 17° 8°
À luy, parfait payement de Ao28k 18° 11° pour ouvrages de maçonnerie faits au corps de garde des Suisses, à Versailles, Sense ARR He PACA A1
23 janvier : à luy, pour ouvrages de maçonnerie par luy faits en divers endroits du petit parc de Versailles en 10891 AN AO UE MO 5) LUS PA
5 mars : à luy, pour réparations de maçonnerie aux petites pompes et transport de matéreaux de la chaussée à la pompe.....................::.... 383 8°
9 janvier : à François Fonrezce, sculpteur, pour ouvrages de sculpture faits dans le Labirinthe et autres endrüiisa Vermilies SOUSSE ARR A
5 mars : à luy, pour ouvrages de sculpture faits pour la construction des modèles et rétablissement des sour- “: PE TUE EAP RE een Re ES a HAE SV LL
9 janvier + à Lixe, marbrier, parfait payement des ouvrages de marbre faits en divers endroits du chasteau de Versailles en 1683...,...,........:.,.: 97" 155
Sd D SD he ie ds tn dde de
173 ANNÉE 1684. — PARFAITS PAYEMENTS. . h7h
9 janvier : à Bouvier, ébéniste, pour un coffre de marquetterie pour Monseigneur. ................ 9008 A Jaoues Mazières, entrepreneur, parfait payement de ses ouvrages de maçonnerie des lieux communs proche le corps de garde françois. ............ 1367 5° 3° 16 janvier : à Rogenr Munegcen, menuisier, pour ses ouvrages en divers endroits du chasleau de Versailles ER ROME PO MISEMR EPA 5434 0° 2% 13 febvrier : à luy, parfait payement de 95111 5° 8° pour ouvrages de menuiserie par luy faits au Grand Commun ....... POUR S da LUS RAIN 16 janvier : à CLérion, sculpteur, parfait payement des ouvrages de sculpture par luy faits à la grande aile en top ii are: A A A NRA à à 0 À Lai 3 avril : à luy, pour une figure d’'Hercule, de pierre, posée dans la niche à costé de la porte des bains sous le
passage qui va de la cour du chasteau à la Grotte. 200f!
À luy, pour ouvrages de sculpture en pierre qu'il a faits au balcon de la cour du chasteau, au-dessus du passage du costé du parterre de l'Amour, et deux masques aux claveaux des portes et croisées de la chapelle, du costé du petit parc, en 1682............ PR Tri
30 janvier : à CLérion et SpincoLA, sculpteurs, parfait payement d’un modèle de groupe de plastre fait à la pièce de Neptune. 445.400 EE 350
16 janvier : à Lucuer, serrurier, pour ouvrages faits à la rampe de l'escalier de Monseigneur, à la grande aile, en 10894 0 Hd és ÉTAT TO
12 mars : à luy, parfait payement de 17058 19° 6° pour ouvrages faits au Grand Commun de Versailles en 1608.42 Ra RAT 705 19° 64
16 janvier : à Gawpienon, serrurier, pour fer, serrures et cadenats qu’il a fournis pour les puits et aqueducs de la plaine de Saclay .......... Hiisits dr a0081e"
À FzamanD et Lecros, sculpteurs, pour avoir posé et restauré le groupe de chevaux et tritons de stuc à Latonne en 1683........ DELA HAS TNT Sao
À EsrTrenne Carez et Pierre FoNTviIELLE, menuisiers, pour le modèle de menuiserie qu’ils ont fait des deux ailes de l'avant-cour des grandes et petites escuries, et closture de la grande cour pour joindre ausd. escu-
pour ouvrages de menuiserie faits au Grand Commun de VOOR EE LERRON ere ENR RE nn
16 janvier : à Lamperr et Anoré, sculpteurs, parfait payement de deux grands bassins à coquilles faits à l'Isle ROYAL SLR MAR AE
MR
À Houzrau et Raow, parfait payement du grand modèle «de plastre d’Amphitrite à la pièce de Neptune... Aoot À Pisere Marie, serrurier, parfait payement de ses ouwrages en divers endroits du chasteau. ...... 1050 5 Aluy, pour, avec la somme de 1414 1° qui luy sera dé-
duite pour 1767 livres de vieil fer qui luy a esté livré au magasin , à raison de 8% le cent, faire le parfait payement de 1158 pour ouvrages faits en divers endroits du chastieaui en 2683.12, RUN TON TOM
6 febvrier : à luy, pour divers ouvrages de serrurerie æn décembre....... inde n et en ne dde NOR
27 febvrier : à luy, pour ouvrages faits au Grand Comnhuni du Versailles #07 spi ARE 1128
16 janvier : au s° Desvaucoixs, pour, avec 64366# 16° 9° contenues en l’ordonnance de parfait payement du 28 mars 1683 pour 2529 thoises 1 pied 1/4 de tuiaux de fer de fonte de 8, 6 et pouces 1/2 de diamètre, lh34oo qui luy ont esté ordonnés à compte depuis le “1 febvrier jusques et compris le 3 octobre 1683, et 1k833# 3° 3° qui luy sont retenus pour la garentie pendant une année, faire le parfait payement de 132600, à auoy montent 5099 thoises 4 pouces de conduite de fér de fonte qu’il a fourni pour la machine de la rivière de Déynbielt 1082 1683.12.
A Norrer, marchand, pour avec 915oftreçeuesen 1682,
ffaire le parfait payement de 331 thoises 5 pouces de ttuiaux de fer de fonte de 8 pouces qu’il a fourni pour lla troisième conduite des réservoirs du Chenay, à 30of la ROC RENE SL SE A en el .. 80o5fi
23 janvier : à luy, pour les robinets et tampons à vis qu’il a fournis pour le service du Roy en 1683. 974 1°
6 febvrier : à luy, pour une soupape qu'il a fournie ppour mettre en réserve dans le magasin..... 13951 18°
13 febvrier : à luy, pour deux soupapes de 18 pouces et quatre d’un pied livrées au magasin... ... 7ootl 18°
23 janvier : à Tessrer, menuisier, parfait payement dles ouvrages qu’il a faits à la grande aile en l’appartemment de M°° la princesse n’Harcourr et autres endroits ei 1082010880; 22 SEXE ASS hat
20 febvrier : à luy, pour l'erreur de calcul qui s’est tirouvée sur le mémoire des ouvrages de menuiserie qu’il a fait en divers appartemens de la grande aïle, montant à Thgh#t 10° 4° au lieu de 68784 2° 9°, à quoy il a esté aærresté le 6 décembre 1682............. 616 7° 7°
23 janvier : à Goparr, vitrier, pour ouvrages de vitirerie faits dans la chambre du s° ne La Cour, à Orsi- Pas d'A RES ed DE tN tn RER ME SENTE)
27 febvrier : à luy, sur ses ouvrages à la grande esœurié en 16834404 44448... 3484 19 10°
23 janvier : à la veuve Esrienne Bouper, serrurier, pour diverses fournitures faites en 1683.,.. 9710t 5° À Le Moyxe, peintre, pour ouvrages de peinture et dorure faits dans l'appartement de M°° pe Marrenon au chastean de Neralles 00 nel Dee DboN À Douique Varisse, pour douze cheminées qu’il a ramonnées en divers endroits et dix-huit racomodées. 126 À La Fonrayxe et Sautron, entrepreneurs, parfait payement de 387734 16° 4° pour ouvrages de maçonnerie à la chaussée de l’estang de Clagny . ... 17473# 16° 4° À Gauray, menuisier, pour fournitures de boïs el journées d'ouvriers employez tant à la grande orangerie qu’à l'orangerie de la ferme.............,.,.,. 188 8° 20 febvrier : à luy, pour ouvrages de menuiserie faits en divers endroits de la Surintendance de Versailles en OO RE AT SE PR
23 janvier : à Au Lance et La Pensée, entrepreneurs,
de DUT In TUE ODRT DE
sur leurs maçonneries pour la construction de deux grandes coquilles au bas de la chaussée de l'Isle Royalle én1O0BD
30 janvier : à eux, pour, avec 7hol qui leur sont di-
ARE A CT De RE AU OV av ON
minuez pour À gruaux provenant de la grande escurie, faire le parfait payement de 113164 9° pour ouvrages de maçonnerie faits pour la construction de la balustrade neuve et rétablissement des autres sur les réservoirs proche la Grotte de Versailles en 1683..., 10576h 9°
20 febyrier : à eux, pour réparation de maçonnerie aux petites escuries de Versailles en octobre et novembre donnee ue
5 mars : à eux, pour ouvrages de maçonnerie faits en
SE aa VE St RE
divers endroits du petit parc en 1683... 2891 7° 10° 23 janvier : à Porrou, ébéniste, pour avoir repoly et retabli deux estrades dans la chambre du Roy et celle de la Reyne, au chasteau de Versailles,. ....,.... 8oot À River, menuisier, parfait payement de 73374 13° 11° pour ouvrages de menuiserie par Îuy faits tant pour la troisième chaire à prescher de la chapelle appartenant à M°° pe Manrenox qu'à la Surintendance et autres endroits du chasteau de Versailles en 1683. 3837 19° 11° 20 febvrier : à luy, pour ouvrages de menuiserie faits en divers endroits du chasteau.......... 393% 6° 10° À luy, pour ouvrages de menuiserie au Cabinet des raretez, au chasteau de Versailles... ,....... 186 10° 9 avril : à luy, parfait payement de 11518 1° 5° pour ses ouvrages de menuiserie pour les couverts des oranponte THaegn. ee Au bnal 24 04H 16 avril : à luy, pour plusieurs caisses faites pour l'orangerie de Clagny.......,....,........., 318 23 janvier : à La Bru, jardinier, parfait payement de
11900% 7° 1° pour les treillages qu'il a faits Lant dans le pelit parc, Ménagerie, que Parc-aux-Cerfs, ez années 1D82 ati 08e done act SR 1109 7° 1°
23 janvier : à La Cosre, pour fournitures de cuirs, vis et masticqs qu’il a fournis pour la machine de la rivière de Seyne, et le posage et reposage de plusieurs conduites 12b4tt 14° 27 may: à luy, pour parfait payement de 30974 10°
de tuiaux en 1082. 22 HSM ANS r se
pour ouvrages par luy faits pour déposer et reposer des tuiaux de fer de fonte aux conduites des fontaines de Meraailless: 4e a Lie su" M000h 10"
30 janvier : à De Corte, entrepreneur, parfait payement des ouvrages de maçonnerie faits au chasteau de Marly en 1682 et1683........... .. 2067144" 81
6 febvrier : à Le Lour, fondeur, pour qualre soupapes et dix-huit robinets de cuivre fournis pour les fon- FANS. Le Le ea NA Se AT TROT np
13 febvrier : à Desauziens et Dupré, doreurs, parfait payement de 57254 17° 4° pour ouvrages de peinture et dorure par eux faits en diyers endroits du chasteau de 3ha5K 17° l° 20 febvrier : à eux, pour faire leur parfait payement
Versaules bn ad année 4 ne
des ouvrages de dorure qu’ils ont fait au Cabinet des curoi lens les le noté ane ER MSIOD St 00
13 febvrier : à Davicwon, menuisier, pour parfait payement de 5015# 2° pour ouvrages de menuiserie par luy faits au Grand Commun de Versailles en lad. ADOBE Lau e PR DOS 0 2 ss 140 9°
27 febvrier : à luy, pour ouvrages de nñenuiserie à la Surintendance de Versailles en 1683.......... 885H
13 febvrier : à Caquerarr, menuisier, parfait payement des ouvrages de menuiserie à la Chancellerie de Ver-
ÉAHBR, d NR e NS Aro an 8
9 avril : à luy, parfait payement de 12166 16° 8° pour ouvrages de menuiserie pour les couverts des oranger de Trimpn. he anne 10008 107.8
20 febvrier : à Jaques Garnier, lerrassier, pour régallement et remplissages de terre qu’il a faits aux puits du Pare-aux-Cerfsen 1083 40400202, etant"
À Hrerosug Lavieux, dit TouLousanx, serrurier, pour ouvrages de serrurerie par luy faits Lant à la pompe qu’au petit parc de Versaillès. .......,,........ 975 5°
Aux nommez Girarp, GRENOBLE, CapaAn, Fonrisr, Bouruer et Vemer, sculpteurs, pour parfait payement de 5983# 10° pour ouvrages de glaçons par eux faits à
la pièce de Neptune au-dessous de celle du Dragon, en 1DPD AS anne dote PRO ie us MED I0
A Dionis, menuisier, parfait payement de 978oft 10°
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pour ouvrages de menuiserie faits au Grand Commun. . FD dd: à à SU ER Ad ae Add aa HS RO DO 5 mars: à luy, parfait payement de 2594of pour ses ouvrages de menuiserie à la Surintendance en 1681 et 1340t 3° 3° 20 febvrier : au s° pe Lauway, orphèvre, pour avoir reblanchi plusieurs pièces d’argenterie pour le service du Rays Mes 24 NU A and 108h 15° 27 febvrier : à Misson, marbrier, pour réparations de marbre par luy faites aux deux buffets du Marais, au petit paré de Versailles, .en 1683... .....:.....11.4 5oott Au s° Marcszin CmarLier, marchand, pour une aune et demie d’étoffe de soye blanche brochée d’or qu’il a fourni pour servir à faire deux rideaux de fenestre pour la grande gallerie du chasteau................ AGoott Au s° Cornu, sculpteur, parfait payement de 6008 pour un modèle de plastre qu'il a fait à la pièce de Neptune sous le Drago sh 0, Se is 300 A la veuve du s° Wauserr, pour les couleurs de teinture par luy fournies pour les ouvrages qui se font pour S. M. aux Gébalttis : 4e Dia 393 15° À Anriex Noëz, maçon, pour les réparations de maconnerie par luy faites en plusieurs endroits de Versalles. NP A Ut ALEMU EI. Ven ou kg 17° g avril : à luy, parfait payement des ouvrages de maconnerie par luy faits à 95 cheminées pour les empescher de: famen ir ED eo Ch Nes Chr 5goft 27 febvrier : à Jusrme, menuisier, parfait payement de 5211 9° pour ouvrages de menuiserie faits au Grand
Commun en 1682 et1683.............. 13114 9° À luy, parfait payement de Ag8ott 1° 10° pour ouvrages faits au Potager de Versailles . . ... h8ott 1° 104
À Nicoras Esmonwr, dit CLasse, menuisier, pour ouvrages de menuiserie faits en divers endroits du chasteau de Versaillegéms 48%... us, 1744 6°
26 mars : à luy, parfait payement de 875# pour ses ouvrages en divers endroits du chasteau en 1683.. 254
27 febvrier : aux s'° BouLonenss, peintres, parfait payement des ouvrages de peinture par eux faits au Cabinet des curiositez du chasteau de Versailles... . 700
À Jeax-Baprisre Dasré, peintre, pour journées qu'il a employées à nettoyer les tableaux, peintures et dorures du chasteau de Versailles... ....,......... 3434 5°
27 febvrier : à Cuarces Mercier, vitrier, pour ouvrages de vitrerie par luy faits à la Surintendance de
Versailles en:#@ba 2h vus ail dau œib étui 288 :
À Srime Bnay, espinglier, pour ouvrages de fil de fer par luy faits et posez à plusieurs grilles autour du petit pans, 4. Haine da Lie ile bas di be 760ff 7°
5 mars : aux Duraux frères, doreurs, parfait payement de 8274 3° 3° pour ouvrages de dorure et peinture cen blanc qu’ils ont fait à la chaire du prédicateur de la chapelle du chasteau..............,... 3974 3° 3°
À Lecros’, sculpteur, parfait payement d’un grand modèle de fontaine qu’il a fait à la pièce de Neptune au bas du Dragon ..... an Be M ee te 30ott
À Micuez Tarsauzr, jardinier de Vincennes, rembourssement de la dépense qu'il a faite en 1683 pour l’entrettien du petit parc de Vincennes. ........... 6298 8°
5 mars : à François Lucas, serrurier, parfait payement dde 17754 11° 6° pour ouvrages de serrurerie qu’il a faits aau Grand Commun en 1683........... 275 11° 6°
À luy, parfait payement de 13614 17° pour ouvrages aqu’il a fait au Potager, idem............. 1061 17°
À luy, pour ouvrages faits tant au Cabinet des curiossitez qu’au parc de Versailles........... 750 17° 6°
12 mars : à luÿ, parfait payement de 34214 15° pour oouvrages faits aux escuries du Manège de Versaïlles en LRO RS SA EU DT QU UN LME LE. aka 15°
9 avril : à luy, pour ouvrages de serrurerie faits tant à IPhostel de Chevreuse qu’au Potager de Versailles en 1 FO TR Re ARE NS RAR RAS En 119N 9°
5 mars: à Laporte et Lepace, doreurs, parfait payenment de 4826 17° 6° pour ouvrages de dorure et peinüture par eux faits en divers endroits du chasteau et petit pparc de Versailles en 1683........... 3326h 17° 64
À Vexrer, sculpteur, pour restaurations et réparations dde huit groupes à la pièce de Neptune... ..... hat 5°
À L'Épée, maçon, parfait payement de 397% 15° pour oouvrages et réparations à la pièce de Neptune et autres céndrans en 1683 nu st «+ #97 25°
12 mars : à Jean Girauzr, couvreur, pour ouvrages dde couverture de tuile par luy faits sur le petit pavillon pproche l’estang de Saclay ............... got 3° 44
Au s° Grmarpown, sculpteur, pour avoir reslauré sept ffigures de marbre posées dans la gallerie du chasteau de VVomames BU ARR NS nl 6oott
À luy, pour journées de sculpteurs et marbriers qui oont travaillé au magasin, tant à restaurer une partie des fifigures qui y ont esté deschargez, qu’à scier le grand buste déelupiiers: se rss io RAT 330h 10°
À luy, pour journées des sculpteurs et marbriers qui oont travaillé à poser et restaurer les figures, bustes et sscabelons de marbre dans le chasteau de Marly.. 2934
12 mars : À Carton, entrepreneur, parfait payement
© Voyez plus haut, FLawanD et Lecros (col. 478).
de 1055ott 15° pour ouvrages de maçonnerie par luy faaits au pourtour de la pièce de Neptune en 1682. 55of 115° À La Baronnière le fils, peintre et doreur, parfait payement de 1720 10° 6° pour ouvrages de peinturee et dorure par luy faits au chasteau de Versailles en 16833... LR tremble dia me date ce + 0B 0 40 MG
26 mars : à Simon ComaAuLr, serrurier, pour, awvec 1800 qu'il a cy-devant reçeu avec Guizzaume VazLéec et Simon pe Losez en 1682, faire le parfait payement ; de 2868H pour quatre balcons de fer saillans dans la coour du chasteau de Versailles et la rampe de fer da petit cescalier de la Surintendance . ........,...... 10668t 3 avril : à LespacnaANDELLE et Hanpy, sculpteurs, pearfait payement de 5086 pour les ouvrages par eux fdaits pour un grand modèle de plastre à la grande pièce d’eeau ous le Dragons. 4er cet dis tite 080 À Vax CLève et Lavinox, sculpteurs, parfait payemeent de 5ooï pour un grand modelle de groupe de figuures par eux als es eh RTC US van sie. e os RAD ODON A Nicoras DezeusrRes, serrurier, pour ouvrages ; de serrurerie faits en divers endroits du chasteau de Véersailles et autres lieux en dépendans, en 1683.. 14990 Q avril: à Jean Moreau et Jean Durocuer, appareeilleurs, pour parfait payement de 1050 pour trente augges de pierre et autres ouvrages qu'ils ont faits pour les ces- ARS id Re CL SOON Mi:
Aux héritiers de Pierre BreBan, pour luiaux qu'il a relevez et posez à plusieurs conduites du grand parcc et autres endroits des environs de Versailles. ..... 1996 A Lucas, plombier, pour plomb et soudure qu'ilil a fournis à Noisy et aux petites escuries... 1405t 13°° 6° A Josspn Vinor, charpentier, pour transport de: la figure de marbre du Roy qui estoit devant la porte: de POPAROBTIES EE LE die st ie sinte arts Bobine CU DER LL À Prou, menuisier, parfait payement de 118794 6°° 8° pour ouvrages de menuiserie faits pour les couverts cdes orangers de Trianon..,.:...........: 289965 8° 16 avril : à Bonwarpez, menuisier, pour plusieeurs caisses qu’il a faites pour l’orangerie de Clagny. 323t# 5° À Donuor, serrurier, pour brides bridées de fer quw’il
a fournies pour les racordemens de plusieurs conduitittes de tuiaux de fer venant à Versailles... ......... 4434 25 juin : à Descnarscces, terrassier, parfait payemaent des transports de terre qu'il a fait, tant aux allées pparallèles au Mail qu'au bas de l'aile pour les globes. ..... D RSR TA dre 4, -3Bat 83:
23 juillet : à Le Joncceur, parfait payement de 70000 pour les ouvrages du-regard de pierre. de taille quu’il
a fait proche Marly pour recevoir les eaux de la machine nue su Net EN AUS et EE ON
À Lesrinouze, vitrier, pour ouvrages qu’il a fait dans les dehors du chasteau de Versailles en 1683. 4798 9° 9°
30 juillet : à Jaxsow, vitrier, pour, avec Lyoot qu'il a reçeu en 1683 et 1684 et 98h 14° qui luy sont déduits pour 1097 livres de vieux plomb qui luy ont esté livrez du magazin, à gof le milier, faire le parfait payement de 5090 9° 9°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie faits tant au chasteau qu’autres endroits de Versailles en 1088 66 1084... 44444 LCA CO 5": 0
Somme de ce chapitre.. 226083 14° 11°
FONDS LIBELLEZ.
1° janvier : aux s° Germain, Loin et ne Vizuers, orphèvres, pour faire le parfait payement de 4ooooï à eux ordonnées à comple de six grands guéridons d’argent qu’ils ont entrepris de faire pour le service du Roy, MER UV A TRS MUNIE a OO
17 janvier : aux administrateurs de Hospital général, pour leur donner moyen de soutenir la manufacture des dentelles qu'ils y ont establie .............. 2000
23 janvier : aux s° Menus, De Launay, Germain et Covsixer, orphèvres, parfait payement de 34 169% 17° 1° pour quatre grands chandeliers d'argent qu'ils ont fait pour la grande gallerie du chasteau de Versailles, pesant 843 marcs 3 onces 5 gros, à raison de ot 10° le marc, y compris le controlle et la façon...... 113694 17° 1°
Au s° pe Launay, orphèvre, parfait payement de 12534 10° pour douze pirandolles d'argent pesant 309 marcs 1/2, à raison de hot 10° 1e marc. 253/44 10°
Au Prieur de Choisy-aux-Bœufs, pour son indemnité des dixmes qu’il a droit de prendre sur les terres et prez dépendans de son prieuré, enfermez dans les anciens et nouveaux murs du parc du chasteau de Versailles en 1689 66 LB AE RER AR RU GRLE EE a SOON
27 febvrier : à Louis Riprau, procureur de la veuve François Corner, pour le prix et non-jouissance de sept arpens une perche et demie de terre, en seize pièces, sçiz au terroir de Noisy, acquis au nom de S. M.. 1046K 8°
27 febvrier : au s° François Corrin, prieur et curé de Marly, sçavoir : 3014 6° pour le remboursement du prix principal des terres, prez et autres héritages appartenans à lad. église de Marly, et pour la valeur de 38 thoises courantes des murs du clos de Vernon, acquis au
nom de S. M. par contract passé pardevant pe Beauvais el son collègue, notaires au Chastelet de Paris , le 18 may 1683, 360 pour le droit de gord et ustancilles men-
ee htns di tt tédpiapete di
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tionnez aud, contract, et 54oft 10° pour les non-jouissances desd. héritages et dud. gord, deus aud. s° Corri depuis sa prise de possession jusqu’à ce jour, à la charge d’en employer 3374 5° en rente sur l’Hostel de ville de Paris, au proffit de lad. cure, aux conditions dud. contract. A PRRIR0 RPNES RE 3914 15°
Aux s* Loir et Durez, orphèvres, pour faire l’entier et parfait payement de 200675, à quoy montent les ouvrages d’argenterie par eux faits aux Gobelins par
l'ordre de SM 0 ee a ce ae 8a7hh 17° 8° Au s WenDERMEULEN, peintre flamand, pour ses appointemens de l’année dernière 1683 ........ 600oott
Aux quatre gondoliers Vénitiens servans sur le canal de Versailles, par gratification accordée par S. M. pour l'année:20B4rn ad near te 1600
5 mars : aux s° Germain et DE Launay, orphèvres, à compte de deux chandeliers d’argent pour S. M. 11400
Aux dames, abbesse et religieuses de l’abbaye de Saint- Cir, tant pour leur paiement du prix des bois et autres héritages appartenant à lad. abbaye, acquis au nom de S. M., que remboursement de droits de quint et autres dédommagemens mentionnez en l'ordonnance de fonds expédiée et cy-devant enregistrée en receple. 374171 12°
38 mars: au s° Sizvesrre Bosc, marchand jouaillier, prix d’un vaze d’agate qu’il a livré pour le service de S. M., y compris les 10 pour cent.......... 1980ott
11 avril : au s° Laporreau, orphèvre, à compte de deux guéridons d'argent qu’il fait pour le service de Sa MR SE. SP PRO LS TER ee RE 10000
19 avril : à M. le cardinal ne Bouizcon, pour faire les réparations de l’hostel de Roquelaure donné par le Roy en échange de lhostel de Turenne pris par S. M. pour l'accroissement de son chasteau de Versailles... 5000
À M. le Maréchal, pour réparer l’hostel de Choiseul donné par le Roy en échange de l’hostel de Villeroy pris par S: M RAR ins DR ven on 5ooott
25 juin : aux s° German, Loi et pe Vizers, orphèvres, pour, avec Aoooof qu’ils ont cy-devant reçeus, et 10000! qui leur restent à recevoir, faire 6ooooft qui leur ont esté ordonnez à compte de six grands guéridons d’argent qu’ils ont entrepris de faire pour le Roy.. 10000
28 juin : aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenemens pendant les six premiers mois de la présente année. .... 3000
19 aoust : au s° Varzcanr, pour son remboursement de ce qu’il a payé pour un grand vaze de jaspe oriental et une tasse de jade blanc oriental qu’il a mis au Cabinet. dés cariasiien. 2848 mea Mu pas 1343
27 aoust : aux s°* Germain, Loir et De Vizcers or-
phèvres, jparfait payement de 6oooof pour six grands guéridons: d’argent qu'ils ont entrepris de faire pour le service dés S: Mi::.::44%12. IR TNA 10000
6 septembre : au s° Porenanr, pour un vaze de jade qu'il a livré pour le Cabinet des curiositez. . .... 300
10 sepliembre : aux s° DE Launay et Germain, orphèvres, parfait payement de 17326 8° 14, à quoy montent deux chamdeliers d'argent cizelé à huit branches qu'ils ont fait «et livré pour le service de S. M., pesant La7 marcss 6 onces 4 gros, à raison de Aoït 10° le marc, y compris: le controlle et la façon... ... .. 5g26tt 8° 1°
14 septtembre : au s° Daner, pour deux vazes de cristal de roclhe et un vaze de prime d'émeraude qu'il a livrez'au'calbinek de SM: turc, h114N
10 octobre : au s° pe Launay, orphèvre, pour, avec ce qu’il a cy devant reçeu, tant en argent comptant qu’en argenterie:, faire le parfait payement de 1133574 7° 0°, à quoy montent les grands ouvrages d’argenterie qu’il a faits pour le service de S.M.......... 49468 11° A
11 octoibre : aux s°* Vizziers, orphèvres, à compte de deux vazes d'argent qu’ils ont entrepris de faire pour méttre des ofanyers :.:...4 4.444,40. 5ooott
19 novembre : aux prestres de la Mission establis à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenemens des six derniers mois 1684................ 3000
26 novembre : au s° Hanpoui, contrôleur, par gratification, en considération du service qu’il a rendu en lad. qualitié pendant la présente année... ..... 3000
Aux abibé, prieur et religieux de Sainte-Geneviefvedu-Mont, à Paris, pour les terres et seigneuries de Galye, de Choisy-aux-Bœufs et du fief de Bouchevilliers et leurs dépendances, acquis au nom de S. M. par contract passé par devantt Gazois, notaire à Versailles. . .... 260000
L décenmbre : aux administrateurs de Hospital général, pour leur «donner moyen de faire apprendre aux femmes et filles dud. hospital à faire des dentelles de fil. 6000ot
6 décembre : aux s* Loir et ne Viuiers, orphè-
vres, parfait payement de 50114 15°, à quoy montent trois grands guéridons qu’ils ont fait pour le service du LE PR CRAN OS ERREURS 20114 15°
Au s° De Lauxay, orphèvre, à compte de douze girandolless d'argent qu’il a entrepris de faire pour A DS PEN CUP PR PAS ES ER 8000
10 décembre : à Lanoyreau, orfèvre, parfait payement de 16047 6°, à quoy montent deux guéridons d'argent à figures de Mores pour S. M... ... 6047 5°
Aux nommmez Meruix et Cousiver, orphèvres, à compte de douze «chandeliers d'argent, à forces d’Hercule, qu’ils ont entrepris de faire pour le service de S. M.. 30000f
183 COMPTES DES BÂTINMENTS DU ROI. 18h
Au s’ Sisvesrre Bosc, pour un grand vaze et une grande esguière de cristal de roche et deux miroirs d’Alemagne qu'il a livrez.................. 2992
14 décembre : à Louis Azvarez, pour cinq vazes de cristal garnis d’or, un vaze d’agate d'Orient et un tapis qu'il a divrez.. .:.,,............4..,400 2166
Aux nommez pe Viers, orphèvres, parfait payement de 14000 à compte de deux vazes d'argent à mettre des orangers avec leurs escabelons d'argent. ...... 9000!!
Au s' pe Vice, par gralification, en considération de ses soins pour la construction de la machine de la rivière de Seyne pendant la présente année.......... 6ooott
27 décembre : au s° Le Brun, pour une plaque composée de camayeux et médailles d’agates, onix, enchassées dans des appliques d’or émaillé, d’un miroir d’or enrichy d'émeraudes, hiacintes et diamans, le tout enchassé dans de l’or sur un fond de cuivre doré, et d’un bénitier d’or emaillé et le couvercle de cristal, qu'il a livrez pour le service de S. M.....,....... 72961 6°
h janvier 1685 : à M. px ra Marie, pour une figure de marbre blanc qui a esté amenée d’Angerville à la riviorede Versailles, 244 ts RE 2200
Aux prieur et religieux de l’abbaye de Saint-Epvre, pour le prix d’une agathe qu’ils ont mise dans le Cabinet des curiositez de S. M.!, laquelle somme sera employée au payement des debtes de leur communauté suivant l'ordonnance du fond expédiée ............. 7oook
h janvier 1685 : au s° VANDERMEULEN, peintre flamand, pour ses appointemens de l’année 1684....... Gooott
‘Aus’ Le Bourgux, pour sa pension de la mesme année, en considération du soin qu’il prend des orangers des jardins de S. M. à Fontainebleau... .......... 3000
Somme de ce chapitre... . 54B8agott 5° a°
GAGES PAYEZ PAR ORDONNANCES
10 janvier-10 décembre : aux gardes cy-aprez nommez establis à Saclay, Trappes, Roquencourt et Vaucresson,
depuis le 15 novembre 1683 jusques et compris le mois
de novembre 1684, à raison de 30° par jour :
Au s° DE LA CHAMBRE (7 p.).......... 6ogtt 19° 5° As ou Tien (7 p)......0.4. ire s 009 107 07 Au s° Des SABLONS (7 p.)............ 6og# 19° 44 Ates° DE La LANDE (7 p.).....,...., Gogtt 19° 4°
10 janvier : au s° Lamserr, préposé aux Bastimens,
! L’Apothéose de Germanicus. —Voy. Chabouillet, Catalogue des camées, ete. du Cabinet des médailles; 1858, n° 209, p. 35, 36. I s’agit iei de l’abbaye de Saint-Evre, à Toul.
ppour, avec 2/00 qu'il a reçu en 1683, faire le parfait
ppayement de ses gages pendant lad. année... .. 1600ft
10 janvier-5 décembre : aux cy-aprez nommez pré-
pposez aux Bastimens de $S. M., pour leurs gages, sçavoir :
Au s° DE SAINTE-CATHERINE, pour ses gages du mois dde décembre 1683 et onze premiers mois 1684, à raison délé'aaooï par an (ph. ie dit din Pinainsss 2000
9 avril : à luy, par gratification, en considération de SOS SERVICES Qu, ATOS NS ER ET 3008
Aus' Cocuv, préposé, du 1° décembre 1683 au 30 novembre 1684, à 3600 par an (7 p.)....... 3600
Au s° pe La FonTaixe père, préposé, à 1200f par an CAMILLE SE GR EN ALT RSRETTES Are eve 13001
Au s° pe LA Fonraine fils, préposé, da 1° décembre
14683 au mois d’aoust 1684, à gooû (7 p.)..... 6754 Au s° pe Ruzé, du 1°* décembre 1683 au 30 noveembre 1684, à 2000 (7 p.).............. 3000 Au s° pe Caumonwr, du 1% décembre 1683 au 30 noveyembre 1684, à 1a00f (7 p.).....,....... 12001 Aus’ pe Bezcevaz, depuis le 14 octobre 1683 au 30 novayembre 1684, à goo!! par an (7 p.)......... 101# Au s° Micuezer l’aisné, depuis le 1°” décembre 1683 aau 30 novembre 1684, à gooft (7 p.)......... go0o Au s° pe La Croix, idem (7 p.)....:........ goott Au s° Hosconne?, depuis le 1°* décembre 1683 au 330 novembre 1684, à 15ooft (7 p.)......... 1900 Au s° Perror, depuis le 1° décembre 1683 au 30 novovembre 1684, à gooï(7p.)....:.......... goo Aus Lecoux, idem:(7 pe). 45.44.4044 900!
Au s° Le Courz, idem(7 pi), 44,444 ., 9008 Au s° pe LA BouLaye, idem (7 p.).......... goot
Au s° pe La Marson Braneue, depuis le 1° novembre 11683 au 30 novembre 1684, à goott (7 p.).... 970 Au s° Maueuix, depuis le 1°° novembre 1683 au 30 no-
vevembre 1684, à 45oott (7 p.).........,... 16251 Au s° pe Louviers, depuis le 15 octobre 1683 au 330 novembre 1684, à gooft (7 p.),...... 1019 10° Au s° pe La Brous, depuis le 1°° novembre 1683 au 3 30 novembre 1684, à gooft (7 p.)........... 970 Au s' pe Bezerac, idem (7 p.)............. 9754 Au s° Juuezue, depuis le 1° décembre 1683 au 30 novewembre 1684, à goot (7 p.)............... goof
Au s° Jourpax , depuis le 15 novembre 1683 au 30 novovembre 1684, à goott (7 p.)............: 937 10° 10 janvier- 20 juillet : au s° Micxor, pour sept mois
? I faut probablement lire Haucaecorne.
SR NES
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et demi de ses gages, du 15 novembre 1683 au 20 juillet 1684, à g00N (MAUR Re Le 56aït 10°
10 janvier-5 décembre : au s° ne Cnaïzrou, depuis le 1* novembre 1683 au 30 novembre 1684, à 1 200
(7 piles fes Ven RS ET RES SALE NS 13001 Au s° Ducumrow, depuis le 1* septembre 1683 aw 30 novembre 1684, à 15o0of (7 p.)......... 1 8751 Au s' Fiizé, depuis le 1° octobre 1683 au 30 novembre 1684, à 3600t(7p.)............ .. Laooîïi Au s' pe La Cour, du 1* novembre 1683 au 30 no- - vembre 1684, à 360ott (7 p.)............ . 3gootf Au s° Boyer, idem, à 12008 (7 p.)........ 13oott Aus" Corrow, idem, à 18oot (7 ie MOULE Le 1950 Au s° pe Louvr, depuis le 1°° juillet 1683 au 30 novembre 1684, à 1200 (7 p.)......... …... 1700 Au s' Gousox, depuis le 1° septembre 1683 au 30 novembre 1684, à 36ooï! (7 p.)........... .. hboott Au s° L’Apsé, depuis le 15 septembre 1683 au 30 no— vembre 1684, à 18ooï (7 p.)............. 2170 Au s' pe Vieneuve, depuis le 1° novembre 1683 aw | 30 novembre 1684, à août (7 p.)........... 78ofil Au s° Guiserr, depuis le 1° décembre 1683 au 30 novembre 1684, à 1200 (7 p.).. 4 TO ON Au s° Bououer, depuis le 9 bibrs 1683 au 30 no— vembre 1684, à 36oï (7 p.)..... AR RAP RENTE
Au s° Pauz, charpentier à la Machine, depuis le P
er
1* novembre 1683 au 30 novembre 1684, à 1 8ooûf THTJAE RUN SEA DAS RU AE RE DE ES 195 0oft Au s° Micuez, menuisier, idem, à 720 (7p.). 78ott Au s° Remy, idem, à gooft (7 p.).......... 975% Au s° p£ Virceneuve, idem, à goof (7 p.).... 975 Au s° DE Cune, idem, à goot (7 p.)..... 2 970" À Rexnequin, idem, à 1800û (7 p.)........ 1950 26 mars-5 décembre : au s° Caurix, depuis le 1°* j vier au 30 novembre 1684, à 1500 (5 p.)... 1375 Au s° Fnauxe, idem, à 900 (5 p.)......... 825 Au s° Joansau, idem, à goof (5 p.)........ 825tt
Jan
Au s° Meruecer, depuis le 1°° mars au 30 novembre, à-go0t (PAU rs Ut RAD @RbR Au s° Courarez, depuis le 1°° febvrier au 30 no vembre; 4 1400145 p.)44..,0.,4:4433..41io0oft Au s° Gui, depuis le 1° mars au 30 novembre, à 9001 (5: AMIS S NL Nam. Gr Au s° Cnevrier , depuis le 1° janvier au 30 novembre, à geo (5 Dhs it he Rue AO Au s° pe Lesperance, depuis le 1“ febvrier au 30 no— vembre, à 308 €50p) 4 ue las s 1600 Au s° Genuir, depuis le 15 febvrier au 30 novembre,
à gooû (5 p.)... reteseresessereeeee 71928 10%
Au s° Lanpais, depuis le 1°° mars au 30 novembre, à DO C5 pe} ue sens SRE UE AE she 107 Au 5° ue depuis le 1% febvrier au 30 septembre,. 4 g900t:(Æ p:}4 4552 0403 Vaste: à 000 Au s° Daraxcor, depuis le 1° febvrier au 25 aoust, 4.900 (4 pal. 4002: PAR EAN Ste Le 512 10° Au s° pu Carrier, depuis le 1° mars au 30 novembre, dO0OM UE DU} 4 SR ENS PAU sh PEU 600 OI Au s° Prcor, depuis le 1°* mars au 30 novembre, à oo D} LA su, PRE A/R 4 1670 Au s° Moxegr, depuis le 1° janvier au 30 novembre, à 900! {5-p.)-....... D 4 da SR ah 08 te EN eù oh 825f
Au s° fait depuis le 1°* tive: au 30 mars, excepté le mois d'aoust, à goof (4 p.)........ 750% Au s° Bovoquer!, depuis le 1°* octobre 1683 au 30 novembre 1684, à 360ot (6 p.)............ ka où 25 juin-5 décembre : au s° Lonwccuamp, depuis le
er
1% mars au 30 aoust, à goott (3 p.)........., 45ot Au s° pe Lacrance, employé à l’Orangerie, depuis le 1° mars au 30 novembre, à 1040 (4 p.)...... 78ott
Au s° pe Laërance, venu de Louvois, employé à l’aqueduc de Buc, depuis le 1° avril au 30 novembre, à 180011. (4 ph... ssl sieste VE . 1200
Au s° La Fowrane le cadet, employé à la closture du parc dans la partie d’entre Villepreux et les Clayes, pour appointemens depuis le 15 mars au 30 novembre, à OO CA DO RU Sem NE 4 087010!
Au s° La Viorerre, per sous le s° pe LA Cour, pour ses gages depuis le 1” mars au 30 novembre, à SOON CR PE NT NME Se EN 2 4 TR
17 septembre -5 décembre : au s° De LA PLanre, aoust et septembre, à 12001, et octobre et novembre, à goof
Cane Mer rer ne Van ne RTL RS DOI Au s° Mrcuezer le jeune, du 1% aoust au 30 novembre, à goof(a p.)......... DER TURR 5 1 00
Au s° Foucauzr, dit Sanre-Manis, idem à goot! (2 p.) DE A es age RÉ AUS DATE Ne FLOU Au s° Ducmirox le jeune, idem à gooë (2 p.).. 3oott Au s° pe LA Roze, depuis le 15 aoust au 30 novembre, D OUT CA AD dns ee à ne 210 5 décembre : au s° Lanprieux, employé pendant les mois d'octobre et novembre, à goot,......... 150tt Au s° Caprouze, depuis le 20 aoust au 30 novembre, RQ One de cn meute. 5 HN EMON Au s° Héraucr, depuis le 1 aoust au 30 novembre, AL 10 PEN EPA NE RAP ER RE + ONE AE RE TP
1 Ou Burer.
Au s° Tripox, pour les mois d'octobre et novembre, PRO LS OMS ES LR EEE RP TER 150
Aux deux officiers et invalides cy-après nommez, employez à l'inspection de la maçonnerie des murs de closture du grand parc de Versailles et autres endroits :
26 mars-3 décembre : au s° pu Parc, officier des invalides, pour 256 journées, à 2ff par jour (9 p.). 51ott 26 mars-3 décembre : au s'° Irassary, autre officier desd. invalides, pour 256 journées, à 2 par jour (9 p.). D PR 2 AL VON ES DS AT SAM DS CET 5iott 12 mars-3 décembre : à François Lemaire, dit D'E-
sanviLze, invalide employé au village de la Boullie,
qu journées à 11.(9 D.) 44, 24h eus! 271 Au s° Forceor, employé au village de Toussus, pour shot jonsnées (bip) 4e seven 149 À Amen D'Espinay, dit Eswerx, employé au village du Plessis, 271 journées (9 p.)..........::4.... 271 A Marwiox, employé au village de Merentes, 149 jour- ÉTOILE Coeur dehors 149h À François Lacngau , au village de Montigni, 271 jour- SD Dh LU Es er der pure vecu rer nn . 271
A La Nevvize, à Trappes, 241 journées (8 p.). 241t À Husé, au village des Gastines, 241 journées (8 p.).
PR UE Que ee SR mt eee Lt a4aitt À Jean BrocarD, dit Ricarp, aux Clayes, 221 jour- PORT D) ut ane bete e Deer ein ue sis 221H À Jean Roucrraup, dit Bras DE rer, au village du Val- Joyeux, 271 journées (9 p.)................ 271 À Le Maisrre, dit Tournevice, à Villepreux, idem (OP Ds Re RU MN enr see pat agit A Esrienne Nocarer, dit SAINT-ESTIENNE, aux Grandes Maisons 20e: (9 p.).: 2544. 444 een o7i À Jean pe LA Viene, dit SainT-Jean, à Saint-Non, idem RUE RAR RE TS rt Reed ne Qi 271
A Li Rocue, à Saint-Non, 128 journées (4 p.). 1281 À Jean Le Granp, dit Sainr-Martin, à la Thuillerye Bignon, 271 journées (9 p.)-............... 271 À De Lace, au village de Haute-Pierre, idem (9 p.).. LT RM TR RE SR RE Ne MARS Re et ee 271 À Craune Ocxer, dit Samr-Craure, au village de Roquancours.,: dem (og pie 2 SAMI NUTR UE CENSURE, a7it À Jarrray, dit La Venpure, au village de Montreuil, RU Pi AMP POS PE PEAE SRE a7it À Grues Guiccor, au village des Loges, idem (9 p.)..
RONDS ÉD AS me A AE TUE En Re RE a71tt 26 mars-3 décembre : à Josepa Anpré, dit La France, 226 journées (7p.)...... RUPTURE 2268
À Roserr Friré, dit La Brancne, 256 journées
CES PNA RER ARE EUR S SE Rd: 256 À Nicoras Luspr, dit La Rancée, 996 journées RO ES MURS SECOURS LR PRE FE 2264 A Noëc Aveune, dit Rocower, invalide, 113 journées RMI EUR Là à JO RL ON PEER 1134 À Jean Roux, dit L’Oran6r, 256 journées (8 p.).... BRAS A ne LL MATRA ITS PT EU Bee ee 256
À Cuarces Lavaux, dit La Tour, idem (8 p.).. 256 À Pignre RaymoxD, dit La Freur, idem (8 p.).. 256 À Pierre Miragez, dit Miragez, idem (8 p.)... 92561
16 avril-3 décembre : à Anrone Iugerr, dit La
FFRance, 205 journées (6 p.)................ 209 A Cuarzes Juurex, dit L'’Apvocar, 235 journées QE de RM ES PR ET A) hein Eve 23h À Reuy Varez, dit Vartec, idem (7 p.)....... 230# À Denis Heure, dit La Francise, idem (7 p.). 2354 À Marareu Ricar, 205 journées (6 p.)...... 209 À Héue Hérauzr, dit La Fonraine, 97 journées (CS DS RES CRE an sb ie re 97 16 juillet-3 décembre : à Prerre Lucer, dit La Francemise, 158 journées (5. pi)... cs seu. 158h
À Purppes Lecer, dit La Force, idem (5 p.). 158K À Louis Duponr, dit La Fonraine, idem (5 p.).. 158 À Jeax Garzzarn, dit Monrpzaisir, idem (5 p.). 158# À Jean Picuow, dit Tourancgau, idem (5 p.).. 158 À Micaez Ponraus, dit Sainr-Micuez, idem (5 p.)...
RE PSE Nes Dan lee ne de : 1584 À François CArREL, 166 journées (5 p.)..... 166 À Jean De La Morte, dit La Morre, idem (5 p.). 166 À La Francoise, 136 journées (4 p.)....... 1364 À Rousse, idem (4 p.)............,... 136 30 juillet-3 décembre : à Pierre Henouix, dit pes SSagLons, 114 journées (4 p.)............,.. 1424 16 juillet-3 décembre : à La Force, 92 journées (CS Di diese been Re Eee g2# À Simon Lauvernay, dit La Francoise, idem (3 p.).. St 6e Rae he CE RQ Ne UE HG ES rase tr LT RE g2# 30 juillet-3 décembre : à Pierre Marcuaxn, dit pes SSasLons, 164 journées (7 p.).:............. 1641 À Louis Le Cours, dit La Mare, 123 journées (5 p.). RER ES A EN RE ES CÉRON RL TER à E 1234 1° septembre-3 décembre : à Agramam DE LA Nocerez, dit Moxrgrow, 91 journées (4 p.).......... g1t 20 juillet-3 décembre : à Guiczaume Rawesar, dit IL'Écossais, 134 journées (5 p.)....:..... PU Es (LU 17 septembre -31 octobre : à Pigrre Lorier, 63 jourmé pi) pe seu à Eat oi de satixh 22 634 À Daniez Paquauzr, 93 journées (4 p.)....:.. 93
E ; Re.
NT CPAS TT ETS PO Pi EST
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3 décembre : à Paizrppes Beaupeau, dit Roze BLanonie, pour 30 journées du mois de novembre... ...... 3cot À Jacoues GeonGes, dit La ViozerTe, idem. . ... 3cott À Prerne Pecor, dit La Tourmenre, idem. ..... 3cott À Denis Marrinière, dit Touranceor, idem... .. 3cott À Sruon Lauvrerin, dit pu VERGER, idem...... 3cott À Jean Ricarp, dit Ricarp, idem... .... EEE 3 cor À François Cueron, dit La Freur, idem....... 3cott A Laurenr Cousrienac, dit pes Lorters, dem... 3cott
10 janvier : à L’EsPérANCE, picqueur, pour ses pagres depuis le 9 décembre au 31 janvier, à 25° par jour. 6:54 10 janvier-21 septembre : au s° Roërriers, graveur, pour sa pension des six derniers mois 1683 et de l’amnée 1684, à 1500 par an (3 p.)........... 995cot 16 janvier- 9 octobre : au s° Le Brun, premier peinttre du Roy, pour ses gages du dernier quartier 1683 et trois premiers quartiers 1684 (4 p.)......... .... 88ocot 16 janvier : au s° VaRIGNON, par gratification, en comsidération de ce qu'il a levé le plan de Versailles. 15cott Au s° Moucrr, qui apporte chaque jour la carte de la hauteur des eaux, pour ses gages depuis le 15 octobre jusqu’au dernier décembre, à goot......,. 1874 160° 16 janvier : à Micuer Duvaz, ouvrier du pelit parc cde Versailles, malade depuis neuf mois, par gratificalicon pour lui ayder à subsister. .......,......,..,. 3oott 23 janvier : à Axroine Trumez, jardinier à Trianom, pour les six derniers mois de ses gages 1683.... Gocot À Pierre Jozzy, dit La Pointe, garde des plants cet palis de la forest de Saint-Germain-en-Laye, pour ses gages de 1683....... ae ee Ms de sosie LUODM - À Burer, établÿy pour la conservation des plans dde Marly, pour ses gages d'octobre, novembre et décembrre 1688 RARE ad ea rt due a ae cv JON À Nicocas Varis, par gratification, en considératioon de la carte qu’il a faite pour faire venir les eaux de l’eeslang de Moret à Fontainebleau. .......... ... 1500 À Mowrieny, préposé aux Bastimens, pour deux mois 5 jours de ses gages, à 800! par an...... 144 5° C6* Au s° AuGEr, aumosnier desd. Bastimens, pour huuit mois cinq jours de sa pension, à 6ooït par an. 408 4° ooû Au s° Gervais, médecin desd. Bastimens, pour onzze mois 5 jours de sa pension, à 2000 par an. 18634 0° 554 Au s° Rinsanr, autre médecin, pour quatre mois moinns 5 jours de sa pension, à 2000 par an... .. 6394 5° 554 Au s° Pgrir, controlleur des bastimens de Fontaineebleau, pour ses appointemens de l’année dernière 16833.
RD RE a El a al nl te 966 obtt
Au s° Donsay, architecte, pour ses appointemens de l'année 1683... PS RE So tt Au s° Perraurr, greffier de l’Escritoire, sçavoir : 2400tt pour ses appointemens 1683, et 2000! par gratifica- .. hhoot Au s° Fossier, garde des magasins du Roy, sçavoir : 1200 pour ses appointemens, et 700-pour gages extraordinaires à cause du soin qu’il a des Maisons Royalles, et ce pour l’année 1683.................. 19008
Ron: 2 NS REP TRE RARES At SE NUE LENS
A- Barzey, portier de la Savonnerie, 15ott pour ses gages des six derniers mois 1683, et 304 en considération du soin qu’il a d’entretenir et blanchir le linge de la chapelle et du nettoyement d'icelle pendant l’année...
AN RU NE te EN TR BNC NA Que au 180ott
Au s° Desconers, commis au controlle des bastimens de Chambord, pour ses gages pendant lad. année. 1200
27 febvrier : à luy, en considération des voyages qu’il BE EN AR CE Le RAM RES RS NEA AA 150
26 novembre : à luy, par gratification en considération du soin qu’il a pris desd. bastimens pendant lad. ANDÉG d d D dE MARS on ent A0DI
23 janvier : au s° CLÉMENT, ayant le soin des planches que S. M. fait graver, pour ses gages pendant l'année BOB AAA ITU A PAU A PR ARE AUS Ro ttaDo il
Au s° Dauverene, commis pour peser le fer qui s'employe aux bastimens de Versailles, pour quatre mois moins quatre jours, à 10801 par an, ey... 353 3° 61
23 janvier 1684-28 janvier 1685 : au s' BaLow , ayant la direction des plants d'arbres des Maisons Royalles, pour ses gages des six derniers mois 1683 et l'année 1684 CODE Sen OCR RS
23 Janvier-19 avril : au s° Poriner, ayant le soin de visiter et tenir en bon état les moulins de Versailles, pour ses gages des six derniers mois 1683 jusqu’au 29 mars dernier, à raison de 1200tt par an(2 p.).... D PEU RÉURE ARE TEN, LR Pen. 2 SPORE dE
Au s° DE LA Quinrinye, ayant la direction des jardins des Maisons Royalles, pour ses gages des six derniers mois 1683..... ARS RP RUE D Pod eu DO DO!
À Jaoues Vaurier, jardinier, ayant l’entretenement du
jardin potager de Versailles, pour ses gages des mois de
juillet, aoust, septembre et octobre dernier, à 30001
Dana rie, RS RE EE FONNE PAST L00ON
À la veuve Bezzrer et Le Courirzier, ayant l'entretenement du nouveau jardin en gazon de Saint-Germainen-Laye, pour leurs gages des six derniers mois 1683, à 1200! par an...... RC REP AE NeREe AN COGON
À Jean DE LA Lande, ayant celuy des palissades du bosquet et des palissades de la grande allée en terrasse
du petit parterre de Saint-Germain, pour ses gages des six AJeRDIETS 1018 MOBBL AR RER ee eee er ere. VO
Au s° Hanpouix, controlleur des Bastimens, pour ses appointemens depuis le 15 septembre dernier jusqu’au dernier décembre, à raison de 3600 par an.. 1050
12 mars : à luy, pour remboursement de la gratification qu'il a payée par ordre du Roy aux ouvriers qui travaillent tant à la paroisse de Versailles qu’à l'église des Récolets, à raison de 30 louis d’or pour ceux de la paroisse et pareille somme à ceux des Récolels.. 66ot
23 janvier : au s° Leresvre, controlleur des Bastimens, en considération du séjour qu'il fait à Versailles et du soin qu’il prend des ouvrages qui s’y font. 3ooott
30 janvier : à Louis Garnier, jardinier de Marly, savoir : 104H 13° 9° pour ses gages depuis le 28 octobre dernier jusqu’au dernier décembre, à raison de 6oott par an, et 43H 19° 4° pour les gages de son garçon, à raidonide:a5ott par ap, .,44:247,%.,2 40 100 61BE
16 juillet 1684-28 janvier 1685 : à Louis Garnier !, ardinier de la pépinière du Roule, pour ses gages de l'année 1684, et 200! de gratification (3 p.).. 14oot
6 febyrier : au s° Jamin, cy-devant commis pour pezer le plomb et le cuivre qui s’emplovent aux bastimens de Versailles, pour ses gages des mois de juillet, aoust et septembre 1683, à raison de 1080! par an.... 2+7ott
Au s° Verpigr, peintre, par gralificalion, en considération du {ravail qu’il a fait en 1683......... 3000
13 febvrier : au s' Mer1EeN, aumosnier des Baslimens, pour sa pension depuis le 5 septembre jusqu’au dernier décembre 1683, à 350! par an......., 1114 17° 6°
Aux Récoletz de Versailles, pour avoir, pendant le mesme temps, célébré la messe en la chapelle de la Surintendance desd. Bastimens, à raison de 25of par an. . MUR clin LEE A lea le ds Male AVS OR EL BALE
13 febvrier-3 décembre : au nommé Ssserr, peintre, pour sa subsistance des mois de janvier au mois de no- ROUTE LD Dadiozn tee ae dns dignes Ua et MO
27 febvrier : à Jean Le Genre, jardinier dessignateur, qui a eu la conduite des ouvrages du jardin de Chambord, pour, avec 3oolf qui luy ont eslé ey devant ordonnez, faire le parfait payement de 532tt 5° 8° pour
ses appointemens pendant sept mois finis le 2° du présent mois, à raison de 5o° par jour....... 9239 5° 81 Au s° PrupnommE, à compte des toisez et arpentages qu’il fait pour le service de S. M..........., 2000 19 mars-3 décembre : au nommé Berri, peintre,
pour sa subsistance du mois de janvier au mois de dé-
H est quelquefois appelé CLément GARNIER.
cembre, et pour lui donner moyen de continuer à s’appliquer à la peinture (6 p.)............,..., 964t
12 mars : au s° Caucny, dessignateur, pour ses gages pendant les six derniers mois 1683, à raison de 1200
.. Goot 16 avril-15 octobre : à luy, pour les neuf premiers
par an... ss... s 267 SARE LE NS le 2
ONU 0 CSSS 7e NEA ERP En ARLES TN Io ON
3 avril-20 may : à Barruezeuy DamBreine, jardinier flamand, ayant eu inspection sur les ouvriers qui ont travaillé aux arbres des avenues et pépinières des Maisons Royalles, pour quatre mois de ses gages eschus le dernier may, et 2001! par gralificalion pour s’en retourner chez luy en Flandre (2 p.)............., 4oot
3 avril : au s° Marrix, employé aux marbres, pour ses appointemens depuis le 1°° febvrier dernier jusqu’à la fin du mois d'octobre prochain, à 300 par mois. 2700f
A luy, pour le voyage qu’il a fait de Cazal aux carrières de marbre de Languedoc et des Pirennées. 1200
16 avril : au s° Anroxe GaLanD, à compte des médaïlles qu’il a envoyées de Constantinople. . . ... 330h
16 avril-9 octobre : au s° Mansarp, premier architecle, pour ses appointemens tant ordinaires qu'extraordinaires, pour les trois premiers quartiers de 1684, à raison de 100001! par an ....... ...,..... 7500t
16 avril : à La Viougrre, employé aux Bastimens, pour les trois premiers mois de ses gagés....... got
16 avril : au s' Daurny, préposé auxd. Bastimens, pour ses gages du premier quartier 1684, à raison de 1800î RL OT SR D RES Re A iDott
16 avril-9 juillet : au s' Monx, dessignateur, pour neuf mois de ses appointemens escheus le 1°° du présent mois, à raison de 12001! par an........ ae 2000!
À Le Jowczeur, ayant la conduite et recherche des eaux des fontaines de Versailles, pour ses appointemens de l'année derniére: ne due "en00t
23 avril : à Jason, jardinier, ayant l’entretenement de l'allée du Mail de Versailles, pour ses appointemens du quartier d'octobre 1683, à raison de goof! par an... PE EN. Rue ob Peau SA e Ne MOD
11 juin : à L’Espinay, invalide, inspecteur au Pré- Clos, par gratificalion, en considération de ses services. SO RE RE DD
Au s' ne Dieu, sculpteur, pour, avec 200ff qu'il a reçeus le 16 janvier dernier, faire le parfait payement de A8o%, à quoy monte la dépense du voyage qu'il a fait en Provence à conduire la Vénus de marbre antique venue d'Arles à Versailles. ......,.......... 28ot
27 may: à Ancetin DE La Sauce, garde des sept parquets sur le bord de la forest de Fontainebleau, sçavoir :
| Î fl
ANNÉE 1684. — GAGES PAYÉS PAR ORDONNANCES
1664 13° 4° pour ses gages depuis le 1°* mars 1683 jusques et compris le dernier avril 1684, à raison de hoo par an, et 1161 13° 4° pour ceux du nommé Denis, son garçon, à raison de 200ft..... 5834 6° 8°
25 juin-21 septembre : aux officiers des Bastimens, pour leurs gages des six premiers mois 1684, à cause des entretenemens qu’ils ont du palais des Tuileries, Palais-Royal, Vincennes, Jardin Royal et Saint-Germain en-Laye (ap:). 4274 Ms dise oggut
25 juin : à Louis Le Cour, dit La Marcus, invalide, en la place de Bras-pe-Fer, au Val-Joyeux, près Villepreux, pour 45 journées commencées le 15 may dernier et finies le dernier du présent mois, à 20° par jour. 454
À Hanwrquer, concierge du chasteau de Monceaux, pour six mois de gages escheus le dernier juillet. 200
9 juillet : au s° Franaxes, ayant l’entretenement des fontaines et grottes des chasteaux de Saint-Germain-en- Laye, pour ses gages de l’année 1683........ 800
9 juillet-3 décembre : à Esprir Basrine et François Grasser, ouvriers en possolane, pour leurs gages du mois de juin au mois de novembre, à raison de 45h chacun OM vus ir EN MO
16 juillet 1684-28 janvier 1685 : à Louis German, ayant linspeclion sur les ouvriers qui travaillent à la pépinière du Roule et aux plants d’arbres des avenues de Vincennes, les Thuilleries et Saint-Germain-en-Laye, pour ses gages de la présente année, et 100 de gratificoton (pire deu ni LE Ra re00t
16 juillet : à Louis Le Por, servant à cheval, pour l'inspection sur les. ouvriers qui travaillent aux plants d'arbres du parc de Boulogne, Marly et Versailles, pour les six premiers mois 1684...,.....,.....,,. h5oh
16 juillet 1684 -28 janvier 1685 : au s° ne Brauugv, professeur ez mathématiques, enseignant à escrire et l’arithmétique aux garçons de lad. pépinière du Roule, pour ses gages de 1684 (2 p.).............. 8oof
16 juillet : à Esrienne Quesrissanr, ayant le soin de garder les arbres des advenues des Thuilleries, pour ses gages des six premiers mois 1684....,....,.,. Bot
16 juillet : à Craune Maraieu, ayant l'inspection sur les ouvriers employez par Anroine Tricapgau, pour planter de petits plants de bois sur les terroirs de Marly, Luciennes et de Roquancourt, pour les six premiers mois 168%. vas ae dut dada oies Mao
Au s° Barccy, portier de la Savonnerie prez Chaillot, pour ses gages des six premiers mois 1684..... 150k
30 juillet : à Jean Anpneu, arpenteur, à compte de SÉS pAGES. «4 ses bb abat rer a 0 oi
Au s° De La PLanre, venu de Bourgueït, employé à la
closture du parc entre le bois des Clayes et Trape, pour sess gages depuis le 15 avril jusqu’au 30 juillet, à 100* p@r mois: 42 4 US SSII IS NE Mot 20 aoust : au s° DE BEauRePAIRE, à compte de ce qui lui sera ordonné pour le soin qu'il a pris des bastimens pendant 1681670) 2 F0 AR, Ed ot Au s' pe LA Cnapezce Bessé, pareille somme, à compte PS NE A PEN ARS Au s Meserers, sur le travail qu’il a fait en 1683 au toïisé des ouvrages de la chaussée et à ceux de Saint- Germain-en-Laye et Marly...,,,............ Boot Au s° Guiserr, inspecteur aux lravaux de Satory, par gratification en considération de ses services. ... 300of Aux s" Genuir, Le Gousr et Loxccaawrs, inspecteurs, pour les aider à nourir leurs chevaux pendant le mois de juillet, aoust et septembre, à raison de 25 pour cha- OURS A ao ne nai à mois sédesese se du eee 0 CT Au s° Ducniron le jeune, inspecteur aux Bastimens pour le logement des inspecteurs, 2251 pour ses appointeumens pendant les mois de may, juin et juillet, à gooft pen Aie a di ie Je Re rs Au s° Mrcuger le jeune, employé à la percée des fers avec son frère, pour les mois de mars, avril, may, juin et juillet, à raison de go! par an........... 375à Au s° Foucauzr, inspecteur, pour ses appointemens depuis le 25 may dernier jusqu'au 31 juillet, à goof per ans Fil eue ELOANEU EN. ENT 4090407 27 aoust : à Louis Fonrane, jardinier blessé, par tar 4 td art 80
28 aoust : à François Péry, manœuvre blessé en tra-
præmfication. Lu dresse
vañllant à la fouille des terres de la grande orangerie, per grafificalion à "44. 47. durch. 442 go 29 aoust : à Pierre Buros, manœuvre, blessé en travaillant aux terrasses de l'Orangerie, par gratification. . 3 septembre : aux cinq brigades de soldats Dauphins qui travaillent aux sources, par pratification, sçavoir : 1n0tt aux cinq brigades et 11H au nommé La Rivière DB MONTGHEVREUIL, 44 4 ue un, sua ait À Dusauzr, charpentier, blessé en travaillant aux Récollets, par-gratification. .......,.,,.,,..,...,. 19 6 septembre : au s° Vaizzanr, pour le voyage qu’il va faire en Angleterre, pour y achepter des médailles pour mettre au Cabinet des curiosités de S.M....... 9220 10 septembre : au s° Axpré Psrror, maçon en plastre, qui a eu le bras cassé en travaillant à l’orangerie de Trianon, par gratification..........,........ AoN Au s° Rousseau, tailleur de pierre, par gralification,
h95 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROIL 496
en considération de ce qu’il s’est blessé à la jambe en travaillant au mesme attelier. ................ Dot
À Jaoues Gizserr, carrier, par gratification, en considération de ce qu'il a esté blessé en tirant du moïlon à Vaubrésson 5 PAR et ne nt tt
À Guiiemor, portier du logement des ouvriers, pour ses gages depuis le 20 juin dernier jusqu’au dernier du présent mois, à 20° parjour..............,. 11098
Au s° Lanprieu, arpenteur, pour ses appointemens depuis le 26 juin dernier jusqu’au dernier du présent mois; à. 18001 paransh iii. .she8.tiu.s..es jagbt
17 septembre : aux s° Le Goux, Genuir et la veuve Lonccaamwp, inspecteurs, pour la nourriture de leurs chevaux, à raison de 25 par mois pour chacun, les sieurs Le Goux et Genuir pour les mois d’aoust et septembre, et la veuve LonccuawP pour le mois d’aoust de lad. an- TOR dE ME LENS PO NOR DUO ne OA dns ID IOUU
Au s° Friquer, peintre, pour les soins qu’il prend d'instruire les élèves de l’Académie de peinture et sculpture dans la cognoissance de l'anatomie et des proportions des figures antiques, et ses autres applications dans son art pour le service du Roy pendant l’année dernière CRT NES NOR
Au s° Denis le jeune, ayant l’entretenement de la ma-
Me tte Dia RADAR TO 2040 DO
chine du moulin de Launay, sçavoir : 100 pour deux mois de ses gages cscheus le 1* du présent mois, et 150 tant pour soudure employée aux conduites de lad. machine que par gratification. .............. 25ott
À Micuer Bazire, bandeur aux grües, blessé au nouveau réservoir, par gratification............... 4ot
À la veuve de Leonvard Courreau, qui a esté tué en travaillant à l’orangerie de Trianon, à maçonner en piasire, pratificabion: & 421. 348 Fe phu ve ne mens 101
9 octobre : à-Jean Forr, dit Lionwois, compagnon charpentier qui a esté blessé en travaillant au bastiment
du TON Communes 2 28 ee cu den bide ue DO
15 octobre : aux héritiers et créanciers du s° Morin. .
D te RE TO ONE Mie LÉ ER He et REV EURO DOI À Puivipes Macé, par gratification, en considération de ce qu'il a eu Ja jambe cassée en travaillant au Che-
NE ET TR Ne RTE TPE VA À Paipes Dreux, piqueur, qui a eu la jambe cassée en travaillant au bassin des Sources... .:........ Got
À Pierre LecranD, compagnon charpentier, blessé en travaillant ani chasteam. sie: ose es desc 5ott
À Haserr, autre charpentier, blessé en travaillant à Jl'Ontnpene Re lun lue L AU: PDO
29 octobre : à Simon Boissonner, blessé sur la teste Î
dans un des puils de l'aqueduc de Villiers, gratifica- DORE 0 ELA RO TRAIN et st ER Pc aRe dt
À Fort, maçon, qui a eu la jambe cassée à l’aqueduc CL THODAMe | DA VAE nd ae A di AA EE rent
5 novembre : au s° Dusois, commissaire des Invalides, par gralification, en considération du soin qu'il a eu du bastiment de l’église des Invalides pendant la présente annee died Qi UNSS rar balfedaot
5 novembre-141 décembre : à Varin, par gralification, en considération du soin qu'il a pris des ouvrages qui se font à Fontainebleau (2 p.)........... 5aot
12 novembre : à Lavocar, invalide, par gratification, en considération du soin qu'il prend des ouvrages qui se font du costé de Trapes................... 3ot
À La Grance, soldat au régiment de Monseigneur le Dauphin, par gratification, en considération de ce qu'il a esté blessé en travaillant à lOrangerie........ ot
Au s° BeccerLeur, pour avoir fait enlever tous les matéreaux et décombres de la démolition de la Grotte. 2534
Au s° »’Enviice, pour son remboursement de ce qu'il a payé au s° Desois pes Pencuss, ayde major du régiment du Dauphin, pour distribuer aux soldats qui ont 668 15° À Brocuarn, dit La Fonraixe, par gratification, en
travaillé aux sources, par gratification... ....
considération de ce qu’il s’est blessé en tirant du moilon à Doighébertis, fuit te, camper Le Se
À Jean Anroine, sergent de la compagnie Suisse de GonGuELBERG, par gralification, en considération du soin qu'il a pris de faire travailler aux ouvrages dont le s° DE SAINTE-CATHERINE prend soin.......,..... 6ott
À Lrénarp Bery, blessé en travaillant à la Paroisse. 30ott
Aux s° Porenor et LereBvre, qui travaillent au nivellement de la rivière d'Eure, à compte de leurs gages, à commencer au 1° décembre prochain... ..... goo*
19 novembre : aux officiers de Fontainebleau cy-après nommez, par gralification pour la présente année, sçavoir :
À la veuve pe Bray, ayant l’entretenement de la moitié du grand: parterre, 42384, 1444440408 o0tt À la veuve Porrer, dit L’Ançenrier , ayant l’autre. 300 A Nicoras Varin, ayant celui des arbres fruictiers. . RU DRE VU LOUE DO RTE Le: La À Dsssours, ayant celui du jardin de l’estang. 150 À NiveLon, ayant celui du Maïl............ 100 À Vozriceanr, ayant celui des batteaux . ..... 15of À Musar», ayant la conduite des fontaines... 200 À Bssxarp, concierge de l'hostel d’Albret.... 150 À Tuierry, concierge de la Vennerie.....:... Got
n97 ANNÉE 1684. — LOUVRE, TUILERIES, ETC. 198
A Jaui, concierge de la cour du Cheval Blanc. 100 A Touzer, concierge de la Surintendance.. ... 200 À la veuve Despour, ayant l’entretenement des palissades du parc. LE Hooft À Jaques Cuouin, terrassier, qui s’est cassé une jambe en travaillant à la recherche des eaux de Ville-d’Avray.. ORPI NRA NERRRRRERE,....e 80û 26 novembre : à Jean ReBours, dit Lasrie, garde-palis de la forest de Fontainebleau , pour une année de ses gages escheüe le 1° juillet................... 30o0f _ A Raowrce, élève peintre, pour un mois de sa pension qui finira le 7 décembre prochain ............. 90 3 décembre : à Boureaucr et Maris, arpenteurs, par graüfication, en considération de leurs services... 330f A Léonarn Auroux, poseur, par gratification, en considération de ce qu’il a esté blessé en travaillant à l’église porroiaialle st. MON CARRE RSR SR RRe EE Au s° Ben, par gratification, en considération des desseins qu’il a fait pour le bureau du Cabinet des curoses D MEN De ae PEU ne dre tes EU O ON 7 décembre : aux sieurs Prcor, Lanpus, Reuy, MErHELET, LecenDre, Guiczin et ViLLENEUVE, qui sont à laqueduc de Ville-Dieu, pour leurs appointemens pendant les sept premiers jours de décembre, à raison de ce que chacun a esté cy-devant payé. ....... 117 5° Aux s° Caprouze, Trinon, Boursy, HerauD et CnevRIER, inspecteurs, pour leurs appointemens pendant les sept premiers jours du présent mois, à raison de gooft par ani pour chacun..." ie el ER QUI 5 10 décembre : au s° Loir, mathématicien, pour sa peine et dépense au voyage qu’il a fait jusqu’à Perpignan, pour préparer les triangles des observations que le s° Cassint doit faire depuis Bourges jusqu’à Perpignan, pour la lon imendienne., 2.200020 Ne Eu er 6008 17 décembre : à pu Moxr, inspecteur, pour ses appointemens pendant les mois de septembre, octobre et novembre, à raison de 6oof par an........... 150 18 décembre : à Cuevrier, inspecteur, par gralifica-
CODE RO TR ET RP LR A re et eee DOS
24 décembre : au s' Cuxe le père, inspecteur à Mon-
ceaux, pour ses appointemens du mois de novembre et du présent, à 24008 par an........,....... hooï À Cuanues Tréaou, venu de Saint-Omer, à compte de sa subsistance depuis le 27 novembre dernier... .. Got À Jean Dumonr, ayde du s° px La Fonraxe, qui a le soin de la réception ét bonne qualité des bois qui s’employent dans les bastimens, pour ses appointemens des quatre derniers mois, à 20° par Mi ia den tal À Peouer, inspecteur, sur les rigolles de la plaine du
Mesnil, pour ses gages des trois derniers mois, à 30° OR EPS TT ON
Au s° Cotton, ingénieur, par gratification, en consi-
DA mean ai DIE
dération de ses! services. ..,112... 0.2. loot 28 janvier 1685 : à Jean Franc, ayant inspection pour la garde des cignes sur la rivière de Seyne, depuis Surenne jusqu’à Roüen..... 11944908 À Pierre Le Cocnoïs, marinier, ayant la mesme inspection, depuis Villeneuve-Saint-Georges jusqu’à Saint- COUR PAPA ER SAR RUE ER RON LD ON À Ccauve Mama, ayant inspection sur les ouvriers qui plantent du petit plan de bois aux environs de Versailles.. . ... aol 28 janvier 1685 : à Jean Larteux, ayant soin de garder les arbres des avenues du palais des Thuillcries, pour se8: gagesi à foot param... 20e Bolt Au s° CLémenr, ayant le soin des planches que $. M. fait graver, pour ses gages de l’année dernière.. 1200 15 avril : au s° Gazois, notaire des Bastimens, par gratificalion, en considération du travail qu'il a fait pendant l’année passée. SANS NF AQON
Somme de ce chapitre... . 208454 a° at
MACONNERIE
12 mars : à Fozix, entrepreneur, pour ouvrages de maçonnerie par luy faits aux pelites escuries de S. M. et à celles de Monseigneur, à Paris... ... h1 44 19° 94
18 juin : à Pinar et Marcrer, pour leurs ouvrages de maçonnerie au nouvel appartement de Madame au 6194 15° 3° À eux, pour leurs ouvrages à lhostel d’Armagnac, .. 45156 À eux, pour leurs ouvrages dans appartement du PADERT PAIE LA 11 octobre : à Maraisu, maçon, à compte de la clos-
Patate Royal in et RE EE et proche les Thuïilleries . : ...:.:4.....,.
s° pe Brauzieu au Palais-Royal. .
ture qu'il fait du magasin des marbres vis-à-vis la porte du Cours. SAND IRON ARR SA Ve RE TO
GHARPENTERIE.
12 mars : à Anroine Psrir, charpentier, pour ouvrages de charpenterie aux petites escuries du Roy et à celles … + 1980197 9
18 juin : à luy, pour ses ouvrages au nouvel appartement de Madame au Palais-Royal. ....... Bot 13° 2°
de Monseigneur, à Paris...
à DE 36
10 décembre : à François Simon, charrpentier, pour ses ouvrages à l'appartement du s° Le Nosrrre aux Thuil- OS ie UE PAU ni ue dite ue nr @e 7 DEN 3"
Somme de ce chapitre... .... 334 g° 11°
COUVERTURE
18 juin : à Dimancue CHaruEL, couvreurr, pour Ses ouvrages de couverture à l’hostel d’Armaguaic , près le palaide Tailanies 1) Nid cues 4 DO 4 6°
10 décembre : à sa veuve, pour ses ouwrajges dle couverture aux appartemens où logent M. le: Prince et les officiers de la petite eseurie............ 465 14°7°
Somme de ce chapitre... .... 3®49°1°
12 mars : à Justine, menuisier, sur ses: ouvrages aux petites escuries de S. M. et à celles de Monseigneur à ne DDR" A
A luy, sur ses ouvrages aux petites esœuries et loge-
Pam UT AN SE ARR he
mens y attenans, et aux escuries de Mionseigneur à Ponié; 6n 1682 el 2088.1.:22 408 met 19ON 19° 3 avril: à Vincent Le Roy, menuisier, sur ses ouvrages
à la bibliothèque du Roy et à la salle des machines au LOYre 7 Me Et et DD 10" 18 juin : à luy, sur ses ouvrages à l'ostel d’Arma- A Rd anis biens dom 10006" À luy, sur ses ouvrages à l'appartement de M°° »# Bravcieu au Palais-Royal.: ..........,.. 200 6° h* À Carez, menuisier, sur.ses ouvrages au nouvel appartement de Madame au Palais-Royal.. 1663h 14° 1 ‘a
Somme de ce chapitre. . .... 3929# o° 7°
VITRERIE
12 mars- 10 décembre : à Jansow, vitrier, pour le rétablissement des vitres de la petite escurie du Roy à Paris, celles de Monseigneur ct le logemenit de M. le Premier, où demeurent les escuiers de S. M. (2 p.)....., D A a ER AUOT 1 9°
18 juin : à luy, sur ses ouvrages dams le nouvel appartement de Madame au Palais-Royal. . . . . 77" 19° 0°
10 septembre : à luy, sur des réparations de vitrerie qu'il a faites tant au Louvre, orangerie diu Roulle, celle des Thuilleries, palais Brion, Académie de peinture et architecture, au palais des Thuilleries et ailleurs... ... M M de EE Ut 5 4 0°
Somme de ce chapitre....... 563# 8° 7°
SERRURERIE
12 mars : à François Lucas, serrurker,, pour ses ou-
vrages de serrurerie et fer qu'il a fourni pour les petites escuries de $. M. et de Monseigneur à Paris. 854 5° 9°
16 avril : à Vaurrain, serrurier, sur les réparations faites an palais Brion 44, .,,4:,,0.. 04000 0h 98# 9°
18 juin : à Bourrer, serrurier, sur ses ouvrages au nouvel appartement de Madame au Palais-Royal. . .. .. NU ci lou
À Nommer, marchand de fer, pour trois contre-cœurs qu'il a fournis au nouvel appartement de Madame au 55H 15°
18 juin-17 septembre : à Jean Nicoue, serrurier,
Palais-Royal..:.,46:252 2 SRE
pour ouvrages par luy faits dans les maisons où est la bibliothèque du Roy (2 p.)............... 1597 4°
Somme de ce chapitre... .. 1283 10° 5°
PAYÉ
12 mars : à SIMON ANIELLE, payeur, pour ouvrages de pavé faits aux petites escuries de S. M. et à celles de Monseigneur "Papis. 1.5. ec al she 286h 4°
PEINTURE
18 juin : aux s* Desoziers et Dupré, pour ouvrages de dorure par eux faits dans le nouvel appartement de
Madame au Palais-Royal.. ........... 10774 0° 10%
SCULPTURE
18 juin : à Roserr, sculpleur, sur ses ouvrages à la cheminée de l’antichambre du nouvel appartement de Madame dans le Palais-Royal.......,..,....... 30h
MARBRERIE
23 janvier : à Ercor, marbrier, pour avoir rejoint et remastiqué six tables de différends marbres sur du parquet dans la salle des Suisses au Louvre, à 18# cha- CN ae. sie FA AA RAP ARR ON UE Dec
19 mars : à luy, pour avoir rejoint et remastiqué sept tables de marbres de plusieurs couleurs et deux scabellons de la salle des gardes du Louvre, à 18% la pièce... serre: Pet eecoaatereeueere 1444
18 juin : à luy, pour ses ouvrages de marbre au nouvel appartement de Madame au Palais-Royal......... PR pue 209 15° 10°
Somme de ce chapitre... .. 454 15° 10°
PARTIES EXTRAORDINAIRES
12 mars : au s° Henaurr, marchand, pour toiles qu'il a fournies pour les petites escuries de S. M. proche le
palais des Thuilleries, et la place du Carousel, à Paris. MAR A CAR PRE LS Fu about AN ÉN à”
es
NE
ANNÉE 1684. — MAISONS DES GOBELINS
Au s° Noirer, marchand, pour lames de cuivre fournies pour les petites escuries de S. M. et de Monseigneur à Paris, PAPER NT JUS LE LRO ENS n 0
18 juin : au s° pe Guymowr, directeur de la manufacture des glaces, pour glaces de miroir fournies dans l’arrière-cabinet du nouvel appartement de Madame au Palais ROWnl eine a es uehn ee OPEN ONE
11 octobre : à Fourcroy, fontainier, pour avoir rétably des conduittes de décharge du pelit bassin rond dans le grand bassin au jardin des Thuilleries.. 1514 3° 10°
24 décembre : à Varisse et PaneLais , ramonneurs, pour avoir ramonné plusieurs cheminées et fait deux languelles, tant au Louvre qu'aux Maisons Royalles. ........ 33
Somme de ce chapitre... .. 738 13° 10°
COLLÈGE ROYAL
28 janvier : à Tuowas PinarD, entrepreneur, pour ouvrages de maçonnerie par luy faits au Collège royal de Carnbray en 1089... useur ei. 2e INR NS
JARDIN ROYAL
13 febvrier : au s° Dacouin, premier médecin du Roy, surintendant des démonstrations inlérieures des plantes et opérations médecinalles aud. jardin, pour ses gages de l’année 1683 en lad. qualité. ...........,.. 8000
Au s° Dacquix le jeune, docteur en médecine de la Faculté de Paris, pour ses gages de démonstrateur en LOS TA MEN AR RO ORNE D TRE PIS OM
Au s° Facon, autre médecin, pour ses gages en la mesme qualité de démonstrateur, idem... ..... 15oott
À Juy, pour ses gages en qualité de sous-démonstra- DORSALE ES FC oo
Au s° pu Venvay, démonstrateur, pour ses gages de MOBIL EE DERNIERS EU ALT PT bol
3 avril : à luy, pour remboursement des dépenses qu'il a faites en 1683 dans les exercices de chirurgie et d'anatomie aud. jardin.................... 230ot
13 febvrier : à Pierre Braupré, garçon du laboratoire dud. jardin, pour ses gages de 1683.......... 900ù
À Jeax Reuy!, garçon du laboratoire, pour idem. 2001
15 juin : à Fraxçors Sainr-Manrin, potier de terre, pour deux cents pots de terre vernissez qu'il a fournis au s° MarcuanD pour le Jardin Royal. .......,... 35h
‘ En marge de cet article se lit cette observation : «Reux est mort et Pauz GarniGues pourveu et reçeu en sa place en conséquence du brevet du 10 aoust 1684.»
17 septembre : au s° pe Laraveur, pour son remboursement de la dépense qu’il a faite en achapt de drogues et vaisseaux pour la démonstration dans le laboratoire du Jardin Royal en 1683.................. 19004
À Maicrer, maçon, pour ses ouvrages aud. jardin... RE. LU Joue detre eU it 2008 4" 8
À Sion, charpentier, sur ses ouvrages de charpen- Lo SOON PE I RE RE UE 767
À Cnaruez ou sa veuve, sur ses ouvrages de couver- PRO ANNE , Ve UN 1 EN ou. 45 ago"
À Carez, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie. . MU Ale. uvre vdmid co dus SN 10
À Anice, paveur, pour ses ouvrages de pavé et fouilles D tdi iii is dois a90ba8t at
Au s° Czermowr, peintre, pour couches de couleur à unie: 66/4 destrempes: 1.1: 42...) 95 dt ro
11 octobre : à Gerar», coutelier, pour les instrumens qu'il a faits, servans au s° pu VerNay pour les disseca SU UE DNS ie AU MER
À Georroy et LEescHAUDÉ, serrurier et menuisier, pour réparations faites dans la salle de l’amphitéâtre, au Jardin MONO NU Ro PU it SR te Aa
À Rostzrarp, plombier, pour avoir restably la conduite des tuyaux du Jardin Royal, depuis la porte de la rue jusques au grand bassin el descharge dans le Marais, et autres conduites dans led, jardin........... 118K 5°
29 octobre : à Rocer, serrurier, sur ses ouvrages de FU LINE à ORPI PA AE ONE ARE LS ARSR TE À 7
10, décembre : à Jansow, vitrier, sur ses ouvrages de vitrerie aux appartemens des s'° Dacouix, Facox et au- FSU, Ja din à à » à 6e à 20 4 NN De 1124H# 11594
À Broquer, terrassier, sur la fouille et labour qu'il fait à la nouvelle été. 1 ie PRIT Bot
Somme de ce chapitre. ... 156454 10° 8°
MAISONS DES GOBELINS
16 janvier : Jeax Marmu, entrepreneur, pour ses ouvrages de maçonnerie aux Gobelins, tant à l’attelier neuf du s° Corevaux, sculpteur, -qu'au logement des s® VanperueuLex et Ivarr, en 1683...... 970 10° 6°
À Josepu Viror et La Basnize, charpentiers, sur leurs ouvrages de charpenterie aud. attelier. 4o6K 14° 6°
À la veuve pu Var, couvreur, sur ses ouvrages de couverture de tuille au mesme lieu........... 9814 10°
Au nommé Coüarr, vitrier, sur ses ouvrages en divers in MST PP EE RE OR PAUSE À LA
À Vaurmin, serrurier, sur ses ouvrages en divers en-
ir Ne MR Peu... io Ogta lb
A Prou, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie à l'attelier neuf:du s' (Corzevaux...............1191
25 juin : aux nommez Coxvers et A1sSLET, maçons, pour avoir fait la démolition de trois maisons en ruyne, sçizes près la porlie du fauxbourg Saint-Marcel, attenant et de la dépendance des Gobelins, dont les matériaux ont esté mis sous la garde du s° Rocnon, concierge desd. 5 novembre : à Noëz Marin et Jaques Le Loxc, cou-
PONS Te AN ns Lie do Lie Lieu
vreurs, pour leur payement des ouvrages de couverture 15ogtt 3° A° Somme de ce chapitre... ... 3688 o° 4°
aux Gobelins pendant la présente année. . .
ET DÉPENSE DES CIGNES DE LA RIVIÈRE DE SEYNE
9 janvier-24 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé au jardin de la pépinière du Roulle du 1° janvier au 23 décembre (38 p.)......... 56394 16° 6°
27 febvrier-1Q mars : à ceux qui ont travaillé à tailler les arbres et autres ouvrages du Cours la Reyne (4 p.)..
PS ES SE RS EU OS UT Te dd UE 229 14°
27 febvrier-3 avril : à ceux qui ont arraché du plant de chesne dans les pépinières du pare de Boulogne pour planter aux environs de Versailles et autres ouvrages (6 p-)..
5 mars-13 aoust : à ceux qui ont travaillé à arracher
ie 4h Al MU A LB Tue" des ormes dans la pépinière d’Aulneau, prez Seaux, pour planter dans les advenües de Vincennes, de Paris el du parc de Boulogne (3 p.)....... AURA 2354 11° 9° 5 mars-9 octobre : à ceux qui ont tailié les petits plants d’ormilles de la pépinière prèz Roquancourt CHR Le M ANAL JR ee 100 DS 8e
12 novembre-3 décembre : à ceux qui ont planté des ifs et pisceas dans le grand et petit parc (a p.)....... FRS line Lire 49000 10.0"
26 novembre : à ceux qui ont travaillé dans les allées prèz de Marly et à d’autres ouvrages dans le petit parc deVénsniflenf. se. maseile NAT 5811 11° 8°
3-17 décembre : à ceux qui ont arraché des arbres dans la pépinière de Saint-Germain pour planter dans les avenues des Maisons Royalles (3 p.)... 190 17° 8°
3-17 décembre : à ceux qui ont voituré du plant de chesne pris dams les pépinières des villages aux environs de Versailles pour planter dans le grand parc, des ormes pour planter dams les avenues, et pour mettre du gland
ER M'ÉSOnNe lo A}. su sie pee à Ne à 11798 15°
10 décembre : à ceux qui ont travaillé à tailler les
ormes et chicomores dans le grand et petit parc de Ver- Sailes be ete EURE En +. 636140 20°
10-24 décembre : à ceux qui ont lravaillé dans le parc de Vincennes à faire des rigolles (3 p.). 9+54 3° 4°
10 décembre : aux jardiniers et autres particuliers qui ont fourni 12/,500 de petits plants de chesne pour 339 4h 15° 17 décembre : aux voituriers qui ont voituré des
planter dans le grand pare..............
ormes, pelits plants de chesne et charmilles pris dans l'avenue de Villepreux, où ils estoient en réserve, pour planter dans les avenues et remises du grand parc. 465
Aux jardiniers et autres particuliers qui ont vendu, voituré et livré 2,402 chicomores et 466 ormes pour planter dans les parcs et avenues des Maisons Royalles. . PE AAA AAA TIENNE ER OL
a décembre : à ceux qui ont voituré 2 44 sepliers de gland du port de Saint-Cloud dans le parc de Boulogne:i AMP RER ER 1e 1134
À ceux qui ont eslagué les arbres du Labirinthe et des DORE DS Fab"
à BazLonw, pour la nourriture
ou
avenues de Versailles . .....
9 janvier- 22 octobre :
et garde de 264 cignes sur les rivières de Seyne et d'Oyse, depuis Corbeil jusqu’à Vernon, et dans deux clostures sur l'isle devant le Cours de la Reyne et dans le jardin de la seigneurie de Ruel, et autres dépenses faites pendant le quartier d'octobre 1683 et les trois premiers 1684 (4 p.).............,. 9333ott 17° 6°
19 mars : à luy, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites pour faire voiturer plusieurs arbres et arbrisseaux de la pépinière du Roulle aux jardins des Maisons Royalles et autres dépenses pour lad, pépimiène! 14, Da con AN RMI AN ND A PT Sn i8
À Juy, pour son remboursement de pareille somme payée pour 908 chicomores pour planter dans les grands et petits pares de Versailles. .......,..... 2974 49°
5 mars : à Jeax Le Dnus, charpenlier, pour un batteau pour visiter les cignes................. 1008
Au s' pe Lessau, pour les arbres fruictiers de haute
üge qu'il a fourny pour planter dans le pare de Fontai-
mebléateis Ris EURE Et R oh
19 mars-22 octobre : à ANTOINE Tricaprau, pour les labours, plants et deffrichemens de pelits plants de bois faits sur des terroirs de Marly, Luciennes et Roquancourt (Op EEE A A Gi due
26 novembre : à he sur les labours et plants de
60 arpens proche Noisy. RAA RE ODO 10 décembre : à luy, sur 1 da et Dés qu'il fait dans le grand parc. ,............:...... 1000
a mars-16 avril : à Jeax Taevenun et Jaoues Roserr,
TS Te a TS SET SC ON DR PE OT EE FUN SPP EP TUE
Er
ANNÉE 1684. — ORANGERIE ET PÉPINIÈRE DU ROULE
laboureurs, parfait payement des labours d’un pied de profondeur de vingt arpens de terre pour semer du gland en pépinière dans les avenues de Versailles (apiose CE PEMIET eS
19 novembre : à eux, sur les épinages d'arbres qu'ils font dans les avenues de Versaïlles.. .......... 4oott
A eux, sur les trous qu’ils ont fait pour planter des arbres en quinkongé...................... 5ooït
10 décembre : à Jaques Roserr, pour son payement de 649 thoises de rigolles, de 3 pieds de large sur 2 pieds de creux, pour planter des ifs en pallissades dans les cours de la Ménagerie de Versailles. ......... 1394 19° 4°
26 mars : à Louis Messacer, fayancier, pour avoir livré et fait voilurer cent cloches de verre pour couvrir des plantes de fleurs au jardin de L pépinière du Roy au Louvres AR A RE AE DAMES PO (EN
26 mars : à Jaques Porrrair, menuisier, à comple du bois qu’il a fourni, et pour façons de quaisses pour servir à l'orangerie de Fontainebleau. ............. 300f
3 avril : à Jaques Porrrair et consors, pour ouvrages de maçonnerie, menuiserie, serrurerie et vitrerie qu’ils ont faits pour le rétablissement de la maison du portier du Cours la Reyne ...... à UNE A
26 mars-16 avril : à Jaques Hawon et consors, parfait payement des chicomores qu'ils ont vendu et livré pour planter dans le pare de Versailles (2 p.).. 92 8h °°
3-16 avril : à Marin Carrow et consors, jardiniers, parfait payement pour la fouille de terre qu'ils ont faite pour les rigolles destinées à planter des chicomores dans le Cours de la Reyne (2 p.)....... ai do na
o avril : à Nicoras Mazueree, pour 1370 manes d’ozier pour lever des arbrisseaux verts et à fleurs à la pépinière . . ..... RM Tdi AUTOS
Au s° Carez, pour Abe de futailles, clouds et façon de caisses et fournitures de corbeïlles pour porter des fleurs, et autres dépenses faites aud. jardin... 2134 6°
À Jrax Le Roy, pour avoir voituré plusieurs arbres de la pépinière du Roule en divers endroits des Maisons La on
16 avril : à Pierre Fournier, pour avoir voituré des
Royalless; cu Sn use sie à
piscéas et autres arbrisseaux de la pépinière du Roule, pour planter dans les parcs des Maisons Royalles. 3834
22 avril-31 juillet : à Louis Houpoux et Pierre Conor, sur les 1% et 2° labours qu'ils ont fait aux avenues de Versailles hors le pare et aux remises à gibier de la plaine de Trapes et de Saclay (2 p.)..... 6ooft
12 novembre -3 décembre : à eux, sur les trous qu'ils font pour planter des arbres dans les avenues et dans le grand parc de Versailles 3 p.)............. 1hooû
29 avril-3 décembre : à Reur Janson, sur les labours pour planter des arbres en quinkonge dans le grand parc dei Versailles/(4 pi). 2: 4.222444... a5ooîf
12 novembre : à luy, sur les trous qu'il a fait pour planter des arbres dans les allées de ancien parc. 6oott
39 avril-292 octobre : à luy, sur les labours qu'il a fait aux arbres des avenues de Vincennes (3 p.).. 36ot
19 novembre : à luy, pour avoir acheplé et fait arracher 850 ormes dans la pépinière du chasteau de Pom- DODP Ne EM vit LAURE, : qiaitia 67
29 avril-02 octobre : à Henm Tuignny et Jacques Le Genre, sur les labours aux grands plants d'arbres des avenues de Marly, Clagny, estangs du bois d’Arcy, Satory, et à 392 arpens de petits plants au parc de Bouhho8h 18° 7° 9 juillet : à eux, parfait payement de 1495 14° pour
logne (4 p.).....................
labours faits en 1683 et 1684 dans les avenues de Marly. Clagny et Glatigny........ HARRIS
12 novembre -3 décembre : à eux, sur les trous qu'ils ont fait pour planter des arbres en quinkonge dans douze remises à gibier dans le grand et le nouveau parc (EM NE PRINCE A DRE Noa Cet ee
22 avril-13 aoust : à Jean-Barrisre Crosnier, sur les labours de 198 arpens 34 perches de petits plants de bois qu'il a plantez prèz de Marly, Louveciennes et Ro-
quancourt (3 p.)........................ 1200 92 avril : à Nicozas Beswar», sur le premier labour aux arbres des avenues des Loges.............. 75H 9 juillet : à luy, parfait payement de A1oll 18° 7°
pour pareils ouvrages faits dans les avenues du mi destFhinillones en 10881: 2230 2uure tn rat 10#18°7 31 juillet-22 octobre : à luy, sur les deuxième ki troisième labours faits aux arbres des avenues du palais des Thuilleries et parc de Boulogne (2 ph... 380 9 juillet : à luy et Jaoues Denise, parfait payement de 3254 9° pour leur travail dans les avenues du parc de Boulogne et pourtour de l'Arc de triomphe en 1683 et RO dd Ne a uuare Æ2E 0) 22 avril-22 octobre : à Jean Frane, terrassier, pour les labours des arbres des avenues de Saint-Germain, de la plaine de Vézriet et routte des Loges, remises à gibier de la plane d'Houïlles et de Saint-Denis CHR nt de ni Rd res ss 8934 5° 1° 26 novembre : à luy, pour avoir fait sortir de deux batteaux, au port de Marly, et voiturer au village de Bailly, 561 septiers de gland envoyé de la forest de Compiègne pour semer à Versailles. ............... h59H 1° 3° 3 décembre : à luy, sur les trous qu'il a faits dans les
allées percées dams le bois de la plaine de Vézinet et avenues de Saint-Germain. ................. Goot 29 avril-11 juin : à Crériex et consors, voituriers, parfait payement de la dépense faite pour voiture de caisses de Paris à Fontainebleau, et arbrisseaux de Ja pépinière pour planter dans les parcs et jardins des Maisons Royalles, achapt de pots, façon de quaisses et autres menües dépenses de lad. pépinière du Roule (2 p.).... FRE HIDE baie DM 98e 10% 29 octobre : à Cnarces Curériex, pour les mesmes dé- DÉDPOR EUR Lait. LM ii nets LR RON LA 25 juin : à Howvoré Duez, pour avoir rétabli quatre bassins au jardin de lad. pépinière ....,.,.... 1764 3 septembre : à luy, pour avoir fourni les matériaux el fait un bassin en ciment, de 13 pieds de diamètre dedans œuvre, devant la serre des orangers dud. jardin... SARA AS OT ARTS bre ed Len di Sant ant 9 juillet : à Hrerosme Loisrron et la veuve Perir, pour parfait payement de 6564 19° 8° pour les labours, trous et plantages d’arbres qu'ils ont faits dans les avenues du chasteau de Vincennes en 1683 et Jusqu'au mois d'avril ARMOR MGR EU Let By és ga 9 juillet-22 octobre : à Hienosme Droicr!, pour les (rois labours en plain de sepl arpens de petits plants de bois dans {rois nouvelles remises plantées en 1683 , entre Montmartre, Saint-Denis et Saint-Ouen (on do6t 9 juillet : à Masson, parfait payement de 7084 15° pour avoir labouré les petits plants de bois dans les remises à gibier des plaines de Trappe et Saclay en 1683. NA Alan Dee COQ S ects TR ADN D À Nicoras Mavcer, pour fourniture de deux cents chastaigniers de haute tige, à raison de Aof le cent. 8ot 10 seplembre : à luy et Tnurzcyau, pour chastaigniers
et ormes qu’ils ont fournis en 1683 pour planter dans les avenues de Versailles et de Marly......, 2614 19° 13 aoust-10 septembre : à François Ayarr, voilurier, parfait payement de 84 thoises cubes de grand fumier pour couvrir les serres de neuf grands orangers du jardin de la pépinière (a p.)............... 695 10° 13 aoust-19 novembre : à Prenre CarzLov, parfait payement de la fouille et transport des terres faits dans led. jardin pour remplir les carrez au-dessus de la derniére terre (6 pi) NICE je ot 10-24 décembre : à luy et consors, parfait payement des ouvrages et fossez faits dans le parc de Boulogne pour la conservation des arbres des avenues (a phe.. LS RME FLE NEO et
L'ONRA CRT NU ST te tetls da 0S à
l Ce nom est écrit aussi Drourr.
13 aoust-22 octobre : à Czaune Renauzr, Charpenter, parfait payement sur le vieux bois qu'il a employé à la construction de la serre du jardin et ouvrages de charpenterie qu'il a faits pour couvrir les gros orangers de la pépinière (3 p.)..... 41. 44, LE 44 Bal 10°
. 3 seplembre : à Poirevix, pour voiture de dix-sept caisses, plaines d'oignons de fleurs, de Lyon aud. jar- A RE LP Pt eh 116 17°
À Ricsarp ne Lauxay et consors, pour achapt de seringues de bois et de cuivre pour arroser les gros orangers nouvellement arrivez d'Italie, et autre dépense faite aud, jardin de la pépinière. ............ 109 9° 6°
10 septembre : à Antoine Brosse, potier, pour les pois de lerre fournis aud. jardin du Roulle......,,. 1774
17 septembre : à Jean Dior, pour 951 bottes de buis nain pour planter le parterre du jardin de Trianon...
22 octobre : à Miouez Dorée, jardinier, pour deux petits citronniers doux d’Espagne et six autres pelits citronniers limes douces, qu'il a fourni pour les jardins des Maisons Royalles, y compris la voiture.. ....... 1791
29 octobre-10 décembre : à luy et consors, parfait payement pour 8461 ormes et arbres fruictiers de haule tige qu'ils ont fourni pour planter dans le grand parc et les Maisons Royalles (2 p.)........... 5o764 19°
29 octobre-19 novembre : à Louis Germain, pour avoir fait arracher dans la forest de Lions, en Normandie, 2,328,000 de charmille (a p.).......... 2377" 16°
16 noyembre-10 décembre : à luy, parfait payement de 1,719,500 de charmille qu'il a fait arracher dans la forest de Lions, pour planter dans le grand parc (a De AR A ER En SO DIT 4
29 octobre-10 décembre : au s'° ne Lestès, parfait payement de 6,000 ormes qu'il a esté lever dans le pays d'Artois pour planter dans le grand parc (2 p.).. Rene eue AN ae RU Cie Ant
29 octobre : à Jaques Jucienne, pour employer en achapt d'arbres dans les environs de Rouen.... Aooot
12 novembre : à Awroixe Marc, arpenteur, pour avoir travaillé à lever le plan du grand et petit parc de Ver- FE LUE RENARD A OR RO AT ee DL
À Cuarzes Picar», ouvrier de la pépinière du Roule, qui s’est rompu une jambe en travaillant au jardin. 304
19 novembre : à Le Tarry, pour 1700 mines de gland qu'il a fait amasser dans la forest de Compiègne et: voiturer à Marby.i...4 si ve E ostsæagnt s 0°
26 novembre : à Fraxcois ne Souwes, loueur de chevaux, pour 360 aunes de toile, de la paille et ficelle pour
couvrir les arbres chargez sur trente chariots envoyez d'Artois, . + MO URL ere
À Barraecemy D'AMBREINE, jardinier flamand, pour son remboursement de la dépense qu'il a faite pour estre venu du pays d'Artois à Versailles, retourner aud. lieu, et son retour aud. Versailles, pour travailler aux arbres des avenues des Maisons Royalles. .. 1554 8° 8°
A Frascow, sur les trous qu’il a fait pour planter des chicomores dans les bosquets du petit parc..... 1201
3 décembre : à Anrome Rocer, pour 230 livres pesant de graine d’ifs qu'il a fait venir de Normandie pour semer à la pépinière du Roule. .............. 149
28 janvier 1685 : à Laurexs Beausss, Pienre n'Esre, Jean-Baprisre Guarron et consors, vignerons et jardiniers, parfait payement des rigolles par eux faites dans le petit parc du chasteau de Vincennes pendant le mois .… 9984 13° 6°
Somme de ce chapitre. .... 781554 1° 5°
de décembre dermer................
MAÇONNERIE
12 mars-9 oclobre : à Varin et Hansax, enirepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie en divers endroits du chasteau de Fontainebleau et lieux en dépendans (me Débat Muse SON
CHARPENTERIE
20 may-20 aoust : à Morrizcox, charpentier, sur ses ouvrages de charpenterie au chastean de Fontainebleau CRUE AU ANT D RG RAR er ur SOON
25 juin-2 juillet : à luy et Saurer, parfait payement de 35438 13°, à quoy montent les ouvrages des travées de palis qu’ils ont fait pour fermer les sept parquets de 12° Tete CA DA PUR ER nn. 24384 13°
Somme de ce chapitre... .... 2738 13°
26 mars-3 décembre : à Saurer, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie en divers endroits du chasteau de Fontainebleau (8 p:}......:...,....,..: 370ûû
3 décembre : à Barrois, menuisier, pour quatre couverts qu'il a faits à quatre parquets que S. M. a fait faire dans les plaines autour de Fontainebleau. . 106 14° 8°
Somme de ce chapitre... .. 38068 14° 81
SERRURERIE
20 may-2g octobre : à la veuve Rossiexoz, sur les
ouvrages de serrurerie qu’elle a fait faire en divers endroits du chasteau de Fontainebleau (4 p.)..... 7504
VITRERIE
19 novembre : à Tisseranr, vitrier, sur ses ouvrages en divers endroits du chasteau de Fontainebleau. 200
PEINTURE ET DORURE
26 mars-18 juin : au s° CorNgiLe, peintre, sur ses ouvrages de peinture en divers endroits du chasteau de Fonfaimeblean (a:p:).24.i bb ee, 2000
PLOMBERIE
5 novembre : à la veuve Girarp, à compte de ses ouvrages de plomberie au chasteau de Fontainebleau et de la soudure qu’elle a fourni pour les fontaines dans le Mi Lens MoiniMeMe A dot de e0
PAVÉ
16 janvier-5 novembre : à Ducnemix, paveur, à compte du pavé qu’il fait fendre et arriver sur les lieux pour la chaussée du chemin de Chailly, près de Fontainoble ÉD delai dvd cree 000 TRIO
16-30 juillet : à luy, sur ses ouvrages en divers endroits du chasteau et lieux en dépendans (2 p.).. 200
Somme de ce chapitre. ......... 2100
JARDINAGES ET FOUILLES DE TERRES
Q janvier-20 may : à Taizzarp, Simon et consors, pour, avec 6200 qu'ils ont cy-devant reçeus, faire le parfait payement de 65654 9°, pour les labours par eux faits dans l’enceinte de palis de Fontainebleau en 1682 Gains iftine pet tas dabnlat:)0000
12 mars : à eux, parfait payement de 63of 5° pour les labours aux mesmes endroïts. ......,... 130 5°
19 mars-3 décembre : à eux, sur le premier labour aux petits plants dans l'enceinte desd. palis (13 p.).... de RÉ LES ee der DOe Re 0 OS lo LDOS CTI
9 janvier- 3 décembre : à eux, pour plusieurs parfaits payements sur leur travail et terres qu’ils transportent à la descente du chemin de Chailly (15 p.).... 38118 9
9 janvier-23 juillet : à eux, pour leur parfait payement de 695% 5°.10° pour les fouilles et transports de terre qu’ils ont fait au réservoir de la Charité, pour la continuation de. l’allée des maronniers d'Inde dans le DR SR RENE SE
19 mars-20 aousb: à Harié, parfait payement du gland qu'il a fourni pour, planter les terres labourées dans l’énceinte des palis (3 p.).............. 286
9 janvier- 24 avril : à Gouer et Hamié, sur les routes qu'ils font dans la forest de Fontainebleau pour la «commodité de da chasse (4 p.)..4,..:...043,21 Boot
16 avril : à eux, parfait payement de 5489 7° 9° pour ouvrages fails en 1683 aux routtes de la forest...
ASE EN UN EUR LAS RE ESS" 8 EE
19 mars-11 juin : à Gouer, Harié et Simon, sur les
routtes qu’ils font pour la commodité de la chasse (2 p.). RAR DER ALLER LA) Last ot
16 avril-22 octobre : à Gougr, Hané et Hamox., sur les routtes qu'ils font idem (6 p.)....... .... ‘emoot
16 avril-23 seplembre : à Gouer et Rarreau, parfait payement pour les retranchements qu'ils ont faitis en perche de chesne dans les parquets aux environs de Fontaineblean (Je p.00 ee 0 SE o"
9 janvier-5 mars : à Rarreau, sur les treillages qu'il fait dans le parc de Fontainebleau au devant des esspalliers pour la conservation d’iceux (2 p.)........ 25ot
9 janvier- 24 avril : à Cnagce, sur les terres qu’ül laboure dans l'enceinte des palis de lad. forest (5 p.)...
OS APE RS Lt NA Na AU LV. QU
23 décembre : à Cnagze et Mercier, sur les deffrüchemens et labours qu’ils font aux terres qui restent à deffricher dans l'enceinte des palis.............. /Hoot
À eux, pour les labours et serfouéttages par eux faits à la pépinière dans l'enceinte desd. palis. .... 5 10°
24 décembre : à eux, sur le premier labour qu’ils font aux terres qui ont esté deffrichées et plantées em gland en 1683 dans l'enceinte des palis.........,... Dot
9 janvier-10 septembre : à la veuve Dessours, parfait payement pour avoir couppé et arresté par Île haut plusieurs allées de grandes et petites palissades, et mpelé, esserté et deffriché plusieurs contre-allées du pare eit fait planter de la charmille, bois blanc et chicomores ‘dans les trous et rigolles dud. parc (5 p.)..... 944 10° 3°
16 avril : à Nicoras MarcuanD, pour les labours qu'il a fait dans les sept parquets sur les bords et ez emviürons dede dore soie, FAST Far 0 M0"
3 décembre : à luy, pour les terres qu'il a labowrées et semées dans lesd. sept parquets. ......... oo 10°
16 avril : à Louis Guisrewer, pour le gason qu'il a posé au pied des lattes des travées de palis qui emferment les sept parquets ............,. 108W 13° 10°
3 décembre : à Guizzemer, Pins et consors, prour les labours qu’ils ont faits aux carrez du parc dud. chastieau.
2h avril: à Simon, sur le premier labour des petits plants de chesne dans l'enceinte des palis....... Soot
7 juin : à Rapi, pour avoir rayonné el planté en
gland 19 arpens 10 perches de terre dans lad. enceinte dés pañs..,1,...1..44 8405 4le. 4e maitieé
20 may: à MarcmAND, carrier, à compte des rochers qu'il a cassé pour le passage des routtes pour la commodié: de da Chasse: 4030 MERE AGE, dre foot
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
16 janvier : aux ouvriers qui ont travaillé tant au chasteau et parc de Fontainebleau qu’à porter du sable dans l’hermitage Saint-Louis pour enterrer le gland mis en réserve pour planter dans l'enceinte des pallis de la LANPRL INR RS ASE Eu hs .h c0 Lt net dune 0°
6 febvrier-94 décembre : à ceux qui ont travaillé en divers endroits du jardin et du pare (19 p.). 22444 9° 6*
12 mars-19 novembre : à ceux qui ont travaillé tant à amasser du gland pour planter la pépinière que le Roy fait faire dans l'enceinte des palis de la forest qu’à nettoyer le bois mort et couper les cimes des arbres et branches superflues dans l'allée d’ipréaux, dans le pare et sur latchanesée (4 ph re... Snap ot
7 may: à ceux qui ont travaillé à serrer les glaces. . ES OS OS RU Nu He, MO A0"
14 may- {A juin : à ceux qui ont travaillé à transporter des terres dans le jardin de l’Orangerie pour changer los prangefe (0 Mile em ireue 3654 13° 10°
11 juin: à ceux qui ont achevé de sortir de l’Orangerie les terres usées provenant des orangers qui ont esté changez, et ont travaillé aux réparations des conroys du carré d’eau dans le jardin du Roy, à nettoyer les rigolles servans de décharge aux canaux du jardin de Ja fontaine Belle-Eau , et à enlever les ordures à l'endroit des 2164 16° 9°
18 juin : à ceux qui ont travaillé en divers endroits
bondes (5er site AR LT
du parc de Fontainebleau et à l'huissier qui a fait les publications et affiches pour donner au rabais les roches qui sont à casser pour le passage des roultes dans les rochers de la fohost és ne, serie TO 0"
17 septembre : à ceux qui ont travaillé à esteindre le feu qui estoit dans la forest, depuisle 29 jusqu'au 30 juil- 184 15°
Q avril : au marquis pe SainT-HEREN, pour son rem-
boursement de 94 boisseaux de bled fournis pour la nourritare dés perdrix. dd abadtehcamne 20iir bé 28200 7 may : à La Tour l’aisné, qui a eu soin de faire emplir les glacières, par gratification. ........... 100% h juin-10 septembre : à Jeax CuarLor, dit L’Enraxr,
parfait payement des ouvrages de couverture de paille
NT S
qu'il a faits enplusieurs endroits et dépendances du chasteau (a jp), ............, HOLDERS 6
k juin-1%5 octbre : à Bizcaupes, arpenteur, sur les journées qu’ñi a eployées, avec son porte-chaisne, à toiser, tracer et albner les routtes de la forest pour la chasse.(3 D... PA A OT OP . boot
11 juin: à Lois Guizzemer, pour avoir arraché des arbres fruicttiers € buissons dans les carrez du parc dud. chasteau. 0 ....... ARE a Ne 80h 15° 6°
20 aoust :: à dy, pour avoir nelloyé les ordures qui ont esté tiréæs ducanal du jardin des Pins de Fontainebleau et les; awoï transportées dans les lieux enfoncez dud. jardin... RSR ne AE 1284 3° 9°
29 avril :: à Gzanp, par gralification, en considération de ce que lenombre des cignes qui sont à Fontainebleau, de la wurriture desquels il est chargé, est aupmenté. PR 2 à Si aise dut DOI
23 juillet : à Mcozas Marcnann, pour labours et semailles faits dans ks sept parquets dela forest. 804 6° 11%
3 septemlbre : : Pigrue Hamon, ayant l’entretenement des travées qui aferment les sept parquels, pour ses gages des six preniers mois de l’année 1684, à 1904 DA AS M ee ain dias nu chaman: Got
10 septennbre : à Juziex Lory, horloger, pour les ouvrages qu’il a fais pour racomoder la grande horloge du-chasteou So 2. ARR NR RES «+ 400)
26 novembre : à Axçeui pe LA Saice, garde des sept parquels sur les lords de la forest, pour le grain qu'il a porté dans lesd. parquets pour nourir les perdrix et faisans pendant ure année finie le dernier febvrier 1684.
Somme de ce chapitre... . g4o5k 15° 1 11
MAÇONNERIE
5-26 mars : à Tusvexor, entrepreneur, à compte de ses ouvrages de maçonnerie aux cloisons des appartemens du chasteau de Saint-Germain-en-Laye, et des matéreaux
qn'il à sur les hieut (4 p.)............. ... 10000f 3 avril-24 décembre : à luy et Le Maisrre, sur les mesmes ouvrages (22 p.)........ Nas co TD TON
11 juin-17 septembre : à La Rue, sur les réparations qu’il fait à la prison de Saint-Germain (6 p.).. 1600 3 septembre -19 novembre : à luy, sur le remplissage de pierre qu’il fait à l’esperon joignant l'avant-bec de la fin:d'Oise (Mise. 08 di dite Re TE 18 juin-20 aoust : à Jacques Barsigr, parfait paye-
ment des réparations de maçonnerie qu'il a fait à la Surintendance et Capitainerie (5 p.)...... 2848 15° 9 juillet-17 décembre : à luy, pour l’entretenement de la {errasse et murs des parcs de Saint-Germain et May Ca ph ils rer se eee: 80ott 29 oclobre-26 novembre : à luy, sur le massif qu'il fait joignant la coursière du moulin de Palfour (5 p.).. CU PAS CNRS Sr ER Se TES : 4.227 1000 3 septembre-24 décembre : à Roserr Le Roux et Jean Beauté, maistres tailleurs de pierre, sur les ragréements qu’ils font au pourtour dud. chasteau (15 p.). RAS CRUE PT BS CES RAS ie. ... 32bot 29 octobre-10 décembre : à Pasquier Laurenr, sur le moïlon qu’il pose au bout de la digue de Palfour (Gge) sn NET PAPE A D M Er . 1200t
Somme de ce chapitre... ... 96798 15°
CHARPENTERIE
9 janvier-17 décembre : à Augerr, charpentier, sur la charpenterie du plancher du garde-meuble du chasteau de Saint-Germain (28 p.).......:.... 14350ot
9 octobre : à luy, sur les pieux qu’il pose autour du bout de la digue de Palfour............... 1000
À luy, pour réparations de charpenterie faites au pressoir de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye.…. .
DURS LP EEE Rd Et D Ve De 20 ON
22 octobre : à luy, sur la basculle du pont de la nouvelle entrée et autres ouvrages .............. hoott
22 oclobre -19 novembre : à luy, sur les ouvrages qu’il fait au devant de la courcière du moulin de Palfour RE RS ER LE MAR TEE sine A de 1hoott
Somme de ce chapitre......... 17400f
COUVERTURE
3 avril : à Simon pes CuAmrs, couvreur, pour les réparalions des couvertures des chasteaux de Saint-Germain dont il n’est point tenu par son marché des entreténcriens "7,719. RTS PINS TOP
MENUISERIE
Q janvier-12 mars : à CaReL, menuisier, à compte du lambris qu’il fait aux appartemens du pavillon du Roy au chasteau de Saint-Germain (8 p.)........ 1060 19 mars-24 décembre : à luy et Fonrvieze, sur les mesmes ouvrages (33 p.)................ 18600 9 janvier-24 décembre : à la veuve Lavier, sur ses ouvrages de menuiserie au pavillon de la Reyne (42 p.). use Ut edirARdT S t I i ATEU 100107 9 janvier- 24 décembre : à River, menuisier, sur ses
ouvrages au pavillon de Madame la Dauphine (37 p.).. SEL ROME Pat DL UN ET du idées Liebe RON 12 mars-2/4 décembre ::à Niver, menuisier, sur le parquet et lambry qu’il a posé au pavillon de la Sallle des -balols (ph. on. 2 4 11860 17 décembre : à River et Niver, sur la menuiserie qu'ils rétablissent et parquet de la Salle des ballets. Gowf 9 janvier-25 décembre : à Veier, menuisier, sur ses ouvrages au pavillon du pelit pont et autres endiroiits (AD ne men codé jets ab ele de D mON 18 juin : à Miccor, menuisier, pour ouvrages de nnenuiserie faits à la Surintendance et autres endroits de Saint-Germain-en-Laye................. 54 10° 16 juillet-10 décembre : à luy, sur la menuiserie qu'il a posé à l'appartement de M. le cardinal pe Bœuuzvon (AD) cran eo Rae OS
Somme de ce chapitre... ... 94584 10°
SERRURERIE
ÿ janvier- 24 décembre : à Rourzsé!, serrurier, Jpour fournitures de fer et ferrure qu’il a faites au chasteau de Saint-Germain-en-Laye (29 p.)....... 167094 10° 4°
26 mars-17 décembre : à Prau, serrurier, pour le gros fer qu'il a livré, et réparations par luy faites à la Surintendance, au gros pavillon el autres endroits du hatean lp)... 6087800
3 avril-3 décembre : à Gervais, serrurier, pour le gros fer et les consolles et balcons qu'il a posés au pavillon de là Salle des balets (25 p.)......... 15830
16 avril : à Norrer, pour les clouds qu'il a livrés à Saint-Germain et les robinets fournis à Palfour.. (68:33
18 juin-15 octobre : à Rocer, serrurier, sur ses oiuvrages de ferrure pour l'appartement de S. M. (2 p.)... RE ARS EU RE MR 0 le 2e à HOOION
23 avril-19 novembre : à Lucuer, serrurier, sur ses ouvrages de serrurerie dans les appartemens du «chastend asp voa dis dore pdt ee vaio e 0 2 OO
26 novembre - 24 décembre : à Luocner el Corus, sur les mesmes ouvrages (5 p.)............. 18oott
29 octobre-12 novembre : à Trou ?, serrurier, sur Îles appuis de fer qu’il pose devant les croisées du dernier etape (2: pihmse she moustae merite car dis do joie 4 OO!
VITRERIE
13 mars : à Meraer, vitrier, pour les réparations
! Où Rouen.
? Ou Ticox.
faites aux Vitres du chasteau de Saint-Germain-en-Laye depuis le 1°° janvier jusqu’à ce jour. ....,.. 1994 6° 16 avril: à Cosserre, vitrier, pour réparations de vitres faites à la Surintendance. .......... 399 13° 18 juin-24 décembre : à luy, sur les vitres qu'il prépare pour les appartemens du chasteau (8 p.).. 29004 2 juillet : à luy, pour les réparations el fournitures de carreaux de verre aux maisons de l'entretien de S. M., à Saint-Germain-en-Laye............... 30W7°6*
Somme de ce chapitre... ... 3459 6° 6°
PEINTURE, DORURE ET SCULPTURE
27 may-24 décembre : à Porssox, peintre, sur ses ouvrages de peinture en blanc qu’il a fait au chasteau de Saint-Germain-en-Laye (19 p.)............ h8o0ot
23 juillet-12 novembre : à Le Moine, peintre, sur la réparation de peinture qu'il fait à la chapelle du chasfeat: (20 Dhs re ANR EN 6 s000N
27 aoust : à Mazeune et Jouvener, sculpteurs, à compte de la sculpture en bois qu’ils font pour le cabinet des raretez de Monseigneur. .......... .. 1000
Somme de ce chapitre.......... 8hoott
MARBRERIE ET SCULPTURE
30 juillet-17 décembre : à Missox et Guignr, marbriers, à compte des chambranles et attiques de marbre qu'ils font aux appartemens du chasteau de Saint-Gertadinren LAVE Di BL ee cu ee unes mom. JHOON
17 septembre : à Drouizr, sur ses ouvrages de sculpture à la balustrade d’en haut..............7 Aoot
22 octobre : à luy, sur le ragrément qu'il fait à la
vieille sculpture du chasteau. ............... 3oot 17 septembre : à Bourer, sur ses ouvrages à la balustrade d'en hante RO MN un: 300 A Fnancois, sur dem. elune.u ete... 3ooû
À Vorrnin et GRENOBLE, sur idem.........,. 300t A Paru et Dsscoucons, sur idem. .,....... 30ot 9 octobre-17 décembre : à Mazeune et Jouvexer, sculpteurs, sur leurs ouvrages au cabinet de Monsei- BUBUES PAdse à à 2e does: ra deb Reda 1000!
Somme de ce chapitre.......... 7200
PLOMBERIE
33 janvier : à Le Roy, plombier, pour, avec 2160 qu'il a reçeu en vieux plomb, faire 32364 13° 6° pour le plomb en table, tuyaux et soudure qu’il a livré pour la couverture de la chapelle du chasteau de Saint-Germainen-Lavèdiue aussi nr Phase 167668" 6°
ai AP à
11 juim aux plombiers qui ont travaillé à couler du plomb aux jantures des dalles de la terrasse du Roy. 55#
23 juillet: à Lucas, plombier, pour ouvrages. de plomberie etsoudure qu’il a fournis au chasteau.. . .... AA CNT de eds Li NT PE ADN
23 sepilenbre : à luy, pour avec 2095oï qu’il a receues en 1612 et 1683, et 73844 5° 1° qui luy sont diminuez pour la quantité de 83912 livres de vieux plomb qu'il a reçu. à raison de 88 le milier, faire le parfait payement de28980tt 2° 3°, à quoy montent les ouvrages de soudure d plomberie par luy faits tant au pavillon du Roy et de Madame la Dauphine, que pour les machines 645it 17° 94 à CHAMPAGNE, compagnon plombier,
du chevalier Morcanp, en 1682 et 1683 ..
10 sepitenbre :
pour avoir œulé en plomb les joints des dalles de la terrasse du chsteau pendant les mois de juin, juillet et aoust dermier, à raison de 60 par mois. ....... 180
Somme de ce chapitre... 36984 7° 10°
JIRDINAGES ET FOUILLES DE TERRES
9 avril-95 juin : à Jaques Le Jay, parfait payement des treïlages qu'il rétablit des deux cotez des palissades du petit parc de Saint-Germain-en-Laye (3 p.).. 3504
11 juin : à luy, pour 66 thoises 4 pieds de gazonnage qu'il a faits autour des petits bassins. .......... Bot
9 avril : à Jean Rorranr, pour les fossez qu'il a faits pour conserver les plants d’arbres de la garenne de Vé- ADO eue A na dt a ee ne 44 9° 6%
16 avril : à luy, pour les terres qu’il a enlevées sur l'allée de terrasse du parterre aux gasons........ 55H
9-16 avril : à Micuer Piccon, pour 118 thoises de terres enlevées, à 4o° la thoise , dans l'allée que l’on achève de planter au bout du parterre aux gazons (a p.). 80oh
16 avril : à Micuec BLoquame, pour terres qu'il a enlevées aux éboulis des escarpemens, en divers endroits du: grnd paresse er ere 139
30, juillet: à Franes, pour deux labours qu’il a faits aux pelits plants des enceintes de la forest en may et Jet RAS larpenh. dubai rade 2884
17 seplembre : à Rarrronr, pour 164 muids de sable de rivière qu'il a livré pour le parterre en gazon.. 205!
17 seplembre-22 octobre : à Descnawrs, dit Tou- LOUPPE, pour son parfait payement des terres qu’il a enlevées pour ja fondation du massif joignant le moulin de Pélfons (4 Di): 2 Pepe . hg4t 17° 9
17 seplembre-29 octobre : à Bécuin, pour le sable qu'il a-osté dans le bras de la rivière joignant la digue du moulin de Palfour (4 p.)............ 2384.6° 81
17 septembre -26 novembre : à Jeax-Baprisre François, pour les terres et sables qu’il a enlevés le long du bord de la rivière au dessoubs du moulin de Palfour MA Diane de iRo di ddr se: . 347 3° 0°
17 septembre-29 octobre : à Monraupoin, pour les terres et sables qu’il a enlevés au devant de la digue du dessous du moulin de Palfour, qui empeschoit la décharge de l'eau dud. moulin (4 p.).............. 268h 5°
9 octobre :
tuiaux de la conduite de bois du parc aux lièvres et rem-
à Micuez FLeury, pour avoir osté les
ply la rigolle où estoient les conduites de fer. .... 6ot 29 octobre : à luy, pour des terres qu’il a enlevées... À PR RO TU ee ONE RS 1264 11° 34 À Roserr Moisson, pour terres qu’il a enlevées dans le bras de la rivière de Seyne joignant la digue et l’isle UE SIDE LÉ SABLES LM Re Re De 34H 9° 6% 5 novembre : à HauprarD, pour gravois qu'il a enlevez dans les cours de la Surintendance ..........., 30 26 novembre : à Nicozas Decuars, pour les terres qu'il a enlevées joïgnant l’isle au-dessous du moulin de Palfour. Lit Ars HSE cet Rien 1692 15° À Louis Lecris, pour un marché en bloc pour oster les bois qui estoient restez le long de la rivière joignant le moulin de Palfour........... TEAM, 3ott 3-24 décembre : à Prerre Bonvazer et CHERFIS, vuidangeurs, pour leurs vuidanges aux lieux communs CDI ET RENE LEUR RES 300 3 décembre : à Lasoureur, voiturier, pour 362 grands tombereaux de terraux qu’il a pris au commencement de la forest de Saint-Germain et transportés à l'entrée OU Dre MAMIETRO TS RAS RES 2 1714 18° 3 décembre : à CaawpaGne, plombier, pour avoir coulé et ragréé le plomb à la terrasse du chasteau..... 1801
Somme de ce chapitre... ... 3870 8° 10°
OUVRIERS À JOURNÉES
9 janvier : aux ouvriers qui ont travaillé au chasteau de Saint-Germain-en-Laye............... 79 15° À ceux qui ont porté de la glace pour achever d’emplir les glacières pendant deux jours et demi. 254 18° °°, 16 janvier-27 febvrier : à ceux qui ont travaillé à rompre la glace devant le pont du Pec (7 p.)......... SRI CRU QUE SNA LS GER 660 14° 2°
16 janvier-24 décembre : à ceux qui ont transporté les démolitions du chasteau (26 p.)....,#3oa4# 1° 9° 5 mars-16 juillet : à ceux des démolitions et du jardin, y compris deux dessignateurs, le Suisse qui garde le chasleau et un piqueur (14p.)....... 33144 6° 2°
27 febvrier + 26 novembre : à ceux qui ont travaillé en divers endroits du moulin de Palfour (13 p.). 1020 7°
Somme de ce chapitre... ... 835hit »° 3°
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
13 febvrier-19 novembre : à Bsaunier, pour avoir fait transporter les démolitions du vieil chasteau de Saint-Germain-en-Laye dans les magasins pendant sept mois, à Got. par mois (4 p.)..............., 630ot
26 mars : à Samson, pour deux mois qu'il a esté employé à la maclhine de Palfour, à y garder les plombs, robinets et plamches appartenant au Roy........ gof
3 avril: à Nucoras Cuerry et Pierre Bonvazer, pour avoir nettoyé les lieux communs qui sont entre les deux murs de reffend de l'entrée du pavillon de la Reyne... RE a RTE le ta NL Re D Diese Leoigc 1081 18°
3 avril-22 octobre : à Jaques Bargier, maçon, ayant l'entretenement des terrasses, perrons et murs des parcs de la dépendance des chasteaux de Saint-Germain-en- Laye et de Marly, à raison de 2000! par chacune des trois premières années, pour deux quartiers (2 p.)... a RU de Lente de DRE Bb ele à .. 1000
3 avril-22 octobre : à Simon Descramrs, couvreur, ayant l’entretenement desd. chasteaux, pour trois quar- Lars VOD ee AL eus e Ne TOO
16 avril : à Hewnv Turin, pour deux mois qu'il a esté employé à faire déposer les vitres des châssis de la démolition du chasteau et autres ouvrages et réparations faites aux vitres de la Surintendance, à Got par mois.
RAGE ER RU ES See ER A HN C2OU
18 juin : à Tomas La Coupray, pour deux mois qu'il a esté employé à prendre garde dans les magasins des démolitions du chasteau de Saint-Germain, à A5 par DIS RU der dal ads suseoue OU
25 juin : à Micnaux, maçon, pour réparalions et crevasses qu'il a bouchées au corps de logis de la Surinten- Onda. ie aire a den Lion rot sin sl 0 ON 25 juin : à Campacxe, plombier, pour son remboursement des outils qu’il a acheptez pour couler du plomb aux jointures des dalles de la terrasse du Roy... 211 4° 13 may : à Gizres Lausorré, ayant l’entrelenement de la machine cle Palfour, pour led. entretenement pendant les mois die juillet, aoust et septembre 1683. 36of
à juillet : au s° pes Jarpins, pour le loyer du moulin de Palfour, pour les six premiers mois 1684, à raison de 1279449 paranis.r.ss.svsvse: 1080021726"
À Benne Micxor, pour remboursement de pareille somme qu’il a payée pour meubles qu’il a acheplez et
délivrez au Suisse nouvellement placé à la porte de la Frette, à Saint-Germain-en-Laye . ............ 5ok
16 juillet : à la veuve Bercter et son gendre, pour les trois premiers mois de l’entretenement du nouveau jardin en gazons de Saint-Germain-en-Laye, à raison de RACE SUR Boo!
30 juillet : aux tailleurs de pierre de Saint-Germainen-Laye, par gratificalion, à cause du May de l’Ascen-
1200 par an......:..
SON 4 LES M LME MON TA RON 27 aoust : à Lony, horloger, pour les réparations qu’il a faites:à l'horloge. eus LUN OR S" 17 septembre : à Nicoras Gizce, pour avoir démoly et apporté joignant la maison du moulin de Palfour les tuyaux de fonte de la conduite des eaux de Louciennes.. A Le Maxsau et Le Roy, pour la démolition de la charpente des balanciers puisarts de l’ancienne machine de Pallpuns ennemis nes OO 12 novembre : à Normer, pour une soupape de six pouces de diamètre avec son tampon, livrée au chas- . 2415 6°
À Jocy, pour une année de l'entretien des cages qui
LEA: SR RES en UOTE Me Lei de
ont eslé faites pour la conservation des ormes plantez dans la grande route de la forest en face du vieil chaseau su ie de RS ANR RARE en An SROON
À Léonarv Cormauzr, limosin, par gratification, en considération de ce qu’il a esté blessé en travaillant, 30
10 décembre : à Baprisre La Lane, pour le charbon qu’il a fourni pour le chauffage de l’orangerie et autres menus entrelenemens pendant l'hyver dernier .., 250
À luy, pour les labours et entretenemens des palissades du parc le long de la grande terrasse pendant les six premiers mois de la présente année, à raison de
HoOt Dar an. Ris pen r ALtree RL anON Somme de ce chapitre. ...... 66664 11° MARLY.
MAÇONNERIE
27 febvrier-24 décembre : à Rocuer et Baizzy, entrepreneurs, sur les matéreaux qu’ils font voiturer pour la maçonnerie des nouveaux pavillons de Marly (36 p.)... RL LU ed A AR NU ts ble de Li
18 juin-24 décembre : à Mauzer, charpentier, sur la charpente qu’il pose aux nouveaux pavillons et bastimens des escuries de Marly (25 p.)............. 3530of
13 aoust : à François Auserr, charpentier, pour 300 thoises de planches qu’il a livrées pour servir de racinaux sous le mur de douve qui se doit faire à la pièce d'éat. à «4 1 RDA AR RSS
Somme de ce chapitre... ..:.... 35450oû
COUVERTURE
9 juillet-24 décembre : à Yvox, couvreur, à compte de la couverture d’ardoise qu’il fait aux nouveaux pavillons et bastiment des escuries de Marly (23 p.). 11900
MENUISERIE
23 janvier-16 avril : à River, menuisier, pour les réparations et ouvrages de menuiserie qu’il a faits au chasteau et pavillons de Marly (3 p.).......... 8934 13°
27 aoust-24 décembre : à Caousramn, menuisier, sur ses ouvrages au chasteau et nouveaux pavillons de Marly LUDO En 7 AS De CPR ER Ceres
17 septembre-24 décembre : à Vsipgau, menuisier, sur les portes et croisées qu'il fait pour les escuries
RS es RU MR PA dr cs ce
29 octobre-24 décembre : à Miscor, menuisier, sur ‘les réparations de menuiserie qu'il fait aud. chasteau AS PO D er CS Re ee D ef
Somme de ce chapitre. ..... 103931 13°
SERRURERIE
16 janvier-3 décembre : à Bourré et Forprin, serruriers, parfait payement des berceaux de fer qu’ils font au chasteau de Marly (11 p.)............. 35079 17°
13 febvrier-24 décembre : à eux, sur le gros fer ct ferrure qu’ils ont fournis pour le chasteau et pavillons de Mar O pe). ei RARE 10887 08 1°
27 febvrier : à Norrer, pour fourniture de plusieurs clouds employés à attacher des planches sur des échaffauts en l0 00: USA ECURIES
9 avril-3 décembre : à Dezeusrres, sur les berceaux ... ggoot 29 avril- 24 décembre : à Marie, sur ses berceaux de
feat HU 68 re Let ve 5800 Somme de ce chapitre... .. 668671 6° 1°
Ness go
de fer qu’il fait pour le chasteau (17 p.)...
VITRERIE
16 avril-3 décembre : à CLaune Cosserte, vitrier, pour réparations de vitres faites au chasteau de Marly. dE LAC, MU Et De
PAVÉ
22 avril-24 décembre : à Mancaaxp, paveur, sur les
Er
ouvrages de pavé qu'il fait à la descente de Marly TA ANS MU RIT Ace 11900
PEINTURES ET DORURES
30 janvier- 16 juillet : aux s® Damorseer, Poisson et Leresves, peintres, parfait payement du prix de cinquante-hnit lableaux qu’ils ont livré pour le dessus des portes des appartemens du chasteau , à raison de 55# cha- COR RER 2e ea Ra ee rte SOON
27 aoust- 10 décembre : à Porsson et Damoisezer, sur la peinture en blanc qu’ils font autour du corridor dud. chasteau (9 p.).......... PR MNT 04000
11 juin-10 dÉnbe sa Rousseau, sur la peinture qu'il fait aux pavillons (6 p.).............. 19000
16 juillet-12 novembre : à Jawauzr et pu Rocmer, sur leur peinture en vert des berceaux (10 p.)..... 2300f
Somme de ce chapitre. ...,.... 19990
SCULPTURE
3 avril : à pe La Laxps, sculpteur, pour cinq grandes bordures taillées, dorées et garnies de leurs ferrures et anneaux dorez qu’il a fait pour des tableaux du s° Wan- DERMEULEN, à Marly, à raison de 64 15° le pied courant, et de 94 pour la ferrure de chaque bordure, cy. ee rats eu dut a On
27 aoust : à luy, pour une autre grande bordure pour un des tableaux du s' WanDERMEULEN.. ..... 2D8H 15°
20 aoust-12 novembre : à L’Espixcoza, sculpteur, parfait payement d’un groupe de figures qu'il a fait sur la face du chasteau (3 p.)............ “res 100
20 aoust : à CarziEr, idem, parfait payement de gooft pour un groupe qu'il a fait..... PEL ne .. goof
À Lavinon, idem de 850h........,....,.,... 500
A Mazière, idem de 1500H#........,...... 890N
A Lecnos, idem de 1150#.........,...... 700%
À Jouvengr, idem de 11008............... 850h
À Vanauève idem de 95o%..........,..... 65oï
À Le Cours, idem de scoot pour deux groupes A M TL CR RE à A 2 te eds RU
À Hunrnec, idem de 11504 pour un groupe... 850
À Mauzeuwe, idem de 1100#.....,........ 6oof
27 aoust-12 novembre : à Massou, sur deux groupes CROIS PR ER to"
27 aoust : à Prou, sculpteur, parfait payement de 95oft pour un groupe...............+..... 7DON
3 septembre : à Cornu, idem de 10001...... 8oott
3 avril -1 6 juillet : à Lucas, plombier, à luy, pour avec
les sommes r'eçeues en 1682 ét 1683, et 2716 qui duy sont déduits pour 32008 livres de vieux plomb qui luy a esté livré du magasin, à raison de 88# le milier, fairee le parfait payement de 770544 1° 8°, à quoy montent :ses ouvrages et fournitures de plomb au chasteau de Marly RTS mate AA Rd ES See RAT Es 191384 1° 8°
20 aousl: à luy, pour plomb en tables et luiaux qu'il a livré depuis le 6 may jusqu’au 11 aoust... 3590ott 6°
26 novembre-10 décembre : à luy, parfait payement du plomb et soudure qu'il a livré et mis en œuvre au chasteau de Marly et dépendances (3 p.).. 4730 6° 4*
Somme de cé chapitre...... 27388 14°
JARDINAGES ET FOUILLES
16 janvier : à Pire, terrassier, à compte du rétabilissement des rigolles du pare de Marlv........... hi 16 janvier-5 mars : à Marezin et consors, sur les fouilles et transports de terre qu'ils font à Marly (4 p.))..
ds . DR RAS TS D PE due 2 VV 16 mars-10 décembre : à Marreux, sur ses fouilles et tangnonts (GO) ue ii... 29553 7°
16 janvier : à Laranpe et Guizcerr, pour le rempllissape de.deux éiôres à su...) 300 30 janvier-12 novembre : à Beaumonr et Ausé, sur les glaises qu’ils transportent dans la pièce d’eau (18 p.). ESA En D CA a ER Or MT A A MERE TE boliot 11 juin-11 septembre : à eux, sur les glaises qu'ils transportent et façonnent dans la pièce d’eau à la tessle de Marly du costé de Saint-Germain (4 p.).... 13o0t 13 aoust-5 novembre : à eux, pour fouilles et tramsports de terre dans les rigolles du réservoir du dessus de Marly pour y faire le conroy (13 p.).... 18334 16° 7° 12 mars-18 juin : à Beaumonr, sur les transports de terre qu’il a fait joignant le petit bassin du chasteau de Marly où l’on tire de la glaise (4 p.).......... kyrott 13 aoust : à luy, pour les glaises qu'il a fourni et ffaçonnées à faire les réparations nécessaires dans les rréservoirs au bout de la grande pièce d’ abs MEET get 17 décembre : à Auné et Rivière, sur les terres qu'ils enlèvent pour agrandir le nédervoiRe suis 0 30o10t 12 mars- 25 juin, : à Gunsaune Bourrx, parfait payyement des Lerres qu da enlevées dans la demi-lune (de l'entrée de Marly du costé de’ Versailles (k p.):, PA PRES UN DA PRES IE RSR PS UE 89h 13° à 25 juin-923 juillet : à luy, parfait payement des terres qu'il a enlevées dans le réservoir du dessus de Marly joïgéant le regard du Jongleur (3 p.)..... 3134 3° 16° 22 avril-3 septembre : à Jaques Lesay, parfait payyement de son rélablissement de gazonnage qu'il a fait au
| glacis des allées de Marly que les ravines de lhyver der-
nier avoient:gastées.(3 p.)...4 +2,44, 0, 679 18° 22 octobre-12 novembre : à luy, sur le mesme travail ÉPAISSEUR EE au 55ot 2 juillet-27 décembre : à luy, sur les treillages qu’ils posent aux berceaux nouvellement faits à Marly (22 p.). D LU OL Se EURE oh7ott 10 décembre : à luy, pour deux baraques qu'il a couverles de paille et pour avoir racomodé lle treillage que l'on a fait sur les deux allées des terrasses pour garentir le gazon des allées du chasteau. . . .. TR ET ME 31 11 juin : à Jean Caper, pour les terres qu’il a ostées sur l'aile droite du-chasteau. * : 544... i. aatt À Craupe Bansier, pour les terres qu’il a ostées sur les allées de l’aisle gauche........... et 30h 23 juillet-13 aoust : à BLoquiaire, terrassier, parfait payement des terres noires qu’il a transportées dans les rigolles des six berceaux de Marly (2 p.)....... 787 27 aoust : à luy, pour suplément des terres qu'il a transportées dans l’endroit cy-dessus, dont il n’a esté payé que de 3h Ja thoise, au lieu qu'il devoit l’estre à 4f suivant lé;marché. is £ situ hs sep Gaît 67.84 10 seplembre : à luy, pour les terres noires qu'il a transportées aulour du mur de la demi-lune et de la descenle de Marly du costé du chemin de Versailles où l’on doit planter 176 thoises 4 pieds, à 10° la thoise. . .... se dette alto ds RTE ÉS D LS 618 6° 8° 29 octobre-10 décembre : à luy, parfait payement des transports de terre qu’il a faits dans les tranchées du berceau qui joint le pavillon de la salle des gardes et dans celle du dernier berceau de la mesme aile du costé de Saint-Germain-en-Laye (2 p.).......:. 315 15° 6° 13 aoust : à Craune Cnosnier, pour avoir osté les immondices du tour du chasteau, provenant de la démolition des baraques des grouppes. .......... +. 88h 29 octobre-17 décembre : à luy, sur la plaise qu'il fait transporter dans le bassin du derrière du chasteau (apart vhs ssatets te ee 6oot 3-17 décembre : à Crosnier père et fils, sur les ouvrages de terrasse qu’ils ont entrepris de faire au réservoir d’au-dessus de Marly (2 p.)........ . 3o7oft 10° 13-927 aoust : à RArFRoN, pour © 520 futailles de sable de rivière qu’il a livré dans le parc pour employer à faire les fresques des pavillons (2 p.)............. 65ot 13 aoust : à Boursox, pour 3 muids 1/4 de ciment qu'il a livré pour faire les joints des briques, à 2att le Didi, ea TER rire RAS: | LUE (C1 27 aoust : à Rexauniw, pour douze muids de chaux, mesure de Paris, à 46H le muid...,......... 55at
AN
SE
PRES EPERION ES
3 septembre : à Lespink, pour douze muids de chaux qu’il a transpottez dans le pare.....:..,....,... 488 g octobre-:9 novembre : à Esrisxxé Boureugr}, sur ses transports de terre autour du réservoir de dessus de Marty {9 pe)s. NE ne et 16888) 9-29 octobre : à Esrienne Personne, sur les terres qu’il a enlevés joignant laqueduc du réservoir de la machine de la chaussée, et aulre travail (2 p.)...... 2 EN varie A GR RE LH 5 tt SN
A CnawpaGxe, pour ses transports de terres noires’
pour garnir le conroy du dessus de Marly (2 p.)...... AU, ANS en Era" 4 octobre-10 décembre : à Rarez, sur ses transports de terre au reyard de l'angle de l’aqueduc joignant l’es- Gang du Trou-d’Enfer et la rigolle qui est faite pour l’écoulement des eaux de l'aqueduc de derrière les pa- SITE M) nn dei dora 1884 19° 29 octobre : à Jaquer, sur ses transports de terre Pie PENSE ARE LEE I Ne et eV de POUR À Lavener, pour transports de lerre qu'il a faits pour garnir le conroy du réservoir du dessus de Marly... ... es nee UE D ae NUS Ce AU A ed OP Re 19 novembre : à luy, pour avoir osté le sable que les ravines avoient mené. ............essssssse O0 10 décembre : à luy, pour deux rigolles à chacun des bassins du grand perron pour y poser les tuiaux d’attonte; on nn AE At ce Oo 29 octobre : à Béeuin, pour transport de terre qu’il a fait derrière le mur du réservoir du dessus de Marly pour:pannip.leCOBrOY. 51222080 à 4 ete ant aan 100 > novembre : à Louis GARNIER, jardinier, pour ses gages du troisième quarlier 1684, à raison de 600 par an pour luy, et 200! pour son.garçon......... 2008 12-926 novembre : à Joseru François, sur la glaise qu’il faconne dans le bassin du derrière du chasteau (api) R ARE csnbe Re RIRE ago 10 décembre : à luy, pour les Lerres qu'il a enlevées pour rehausser les murs des engards et escuries . ..... de CRETE MER RMS BP ann 19 novembre : à Jean Gosser, pour les terres qu'il a transportées dans les escuries de Marly ..... 974 8° 4° 10 décembre : à Isaac, pour les terres qu'il a enlevées à une rigolle qu’il a faite au bout de l’aqueduc des CROIS ETS EN à se à st cou sos vs DJ 0 07 17 décembre : à Larour, sur les terres qu'il a enlevées au réservoir de Luciennes.............. 25oott
* On trouve aussi Boureurer et Bouquer.
A Becor, sut les terrasses du réservoir au dessous de Réquañicourt .5,3, sites dan dites 60ot Somme de ce chapitre... 662044 6° 114
OUVRIERS À JOURNÉES
9 jauvier- 9 avril : aux ouvriers qui ont travaillé à la journée au chasteau de Marly (14 p.).... 14o5f 5° 4° 20 febvrier : à ceux qui ont travaillé aux rigolles de Male 44 an 0 lu it de ee SET 16 avril-11 juin : à ceux qui ont travaillé à sabler les allées et à nettoyer les aqueducs (3 p.).... 250of 13° 6° 16 avril-9 octobre : à ceux qui ont travaillé aux préperalifs des fresques, sous la conduite du nommé Rossi- ROBOT Dre st ds se dires tes JOUE 0 DT 11 juin-24 décembre : à ceux qui ont lravaillé au jardin et au chasteau (12 p.).......... 17964 15° 5° 11 juin : aux charpentiers qui ont travaillé à estrezillonner un des réservoirs de l’aisle droite pour soutenir és annos o e RU LE ueihe a dites Mu de de te SO 18 juin : à ceux qui ont travaillé en divers endroits du CHABIBAU ni Le dose nt a em er 20 ÉEUERS 13 aoust : à ceux qui ont transporté de l’eau de la grande pièce d’eau dans les réservoirs derrière les pavillons du costé du village pendant le temps que le Roy y:deyoit @Blne 2.482 4 db disent At ARR a Nat À ceux qui ont nettoyé devant les faces du chasteau pour les aproprier dans le mesme temps ...... 47h 7° 3 septembre-19 novembre : à ceux des démolitions et autres ouvrages (10 p.).............. 25434 3° 4° 17 septembre : à ceux qui ont transporté du sable dans le chemin du chasteau, et pour remplir les mares d’eau qui estoient autour du chasteau...... alt a° at 19 novembre : à ceux qui ont travaillé au réservoir du desaus de MApl. 5 ne ee ses 1 DAT 107
Somme de ce chapitre... 10475 15° 11°
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES DE MARLY
a7 febvrier : à François Porrace, pour avoir posé vingt-quatre vazes de plomb sur les piédestaux du petit parc de Marly, à raison de 3K pour chacun...... 72h Aux marguilliers de la fabrique de Marly, pour deux années escheües, le 1°* janvier dernier, de la maison occupée par le nommé Mévacer, à raison de 6ott par an... RNA HN Fat vi VAR Me MP Os De man le do AO 19 mars : à Dominique Varisse, ramonneur de cheminées, pour les cheminées qu’il a ramonnées au chasteau et aux pavillons sur la fin de l’année 1683. 25h 5° 3 avril-22 octobre : à Louis Izager ? pour avoir en-
? Ou ISABELLE.
trelenu les fontaines de Marly depuis le 1° noveembre 1683 jusqu'au mois de septembre 1684, à 7554 par MOIS UD DIN DIR CRUE N Par RAR Veau 695)
11 juin : à Dupowr, pour avoir nettoyé les trois rréservoirs suivant le marché en blocq fait avec luy...... 6ot
25 juin : à LawGLois, pour le cordage et cloud qu'il a fourny à Marly pour estre employé à attacher les ‘toiles 5ottt 3° 6° 2 juillet : à Laporte, charpentier, pour la baaraque
des pavillons que l’on peint..............
qu’il a vendue sçituée dans le parc de Marly, joigmaant le mure Cire UMR an ia a 12800û
16 juillet : à Anparccer, pour un équipage pour: poser le grand lustre au salon du chasteau et pour avoir fait une baraque sur la fontaine qui sort sur l’aquedluc du derriore dod. chastead.. 45,00 Tott
5 novembre : à luy, à compte des tréteaux qu'il a reposé dans la grande pièce au-dessous pour poser less nou- RENES COMÉMRBE, 0 ste Land hie die à ot en et BOOM
26 novembre : à luy, sur les racinaux qu'il pose dans le bassin du derrière du chasteau............ 1008
10 décembre : à luy, pour deux baraques qu'il ai faites au-dessus des deux groupes au devant le chastesau de MR D baie ne ina date BI LO"
23 juillet : à Locis Garnier, jardinier, ayant l’entretenement des jardins de Marly, sçavoir : 300 pour ses gages des six premiers mois 1684, à raison de Got par an, et 100Ï pour ceux de son garçon pendant le nmesme D Re dat 0 Vae JR UD Nos OI
13 aoust : à la veuve Daxcuier, par gratification, en considération de ce que son mary a esté tué en trravail- ARE MAPINe Semi a du DU à cepbo ste ce 00
10 septembre : à Anrnoine Lescuyer, pour 96 journées qu’il a esté employé à faire un modèle et à pilanter des niveaux dans le parc du chasteau de Marly, du 8 may au 31 aoust, à 3H par jour. .,.............. 92884
17 septembre-15 octobre : à Pigrre Picouier, ssur les planches qu’il façonne et pose pour servir de raccinaux au contre-mur de la pièce d’eau et petit bassin dlu bas MAN DR ns or Ne Di Le LE 0h de FM O ON
17 septembre : à LancLois, marchand, pour les celouds qu'il a livré pour clouer lesd. racinaux.... 443 :16° 64
À Hxxny Le Norwaxo, battelier, pour six cents tihoises de planches de batteau qu’il a vendues pour éstree em- DiOYES AUX FACIRAUX : à, Le: Li. ce ip set be» MOOON
À Jean Gisou, maistre-voiturier, pour la voituare de 1094 thoises de planches à Marly......... gatt 9° 6*
15 octobre-19 novembre : à La Cosre, sur less conduites de fer de fonte de 8 pouces qu’il pose dans lle jardin dud, .chadean (à. p) ee al di i of
22 octobre : à Launay, sergent de la compagnie de Montagnac, pour A5 journées qu’il a esté employé à faire travailler les soldats de S. M. au conroy du réservoir du dessus de Marly... ..........4..4.4,:45t
29 “octobre : à LarLeur, par gralification, en considération de l'application qu’il a eu à bien faire façonner le conroy du réservoir du dessus de Marly......... 554
5-26 novembre: au s° pe Cauwoxr, pour faire la distribulion de 3° 6° ordonnez par jour à chacun des glai-seurs qui travaillent à Marly, pour leur aider à mieux subaisler ia nr Se Don
5 novembre : à La Bour, maistre-voiturier, pour la voiture de plomb et de planches qu'il a fait à Marly. 106
12 novembre : à Norner, pour trois soupapes de chacune 15 pouces de diamètre avec les trois couvercles, livrez dOpIy.. en Tire a AOoNTO"
26 novembre : à Marsv, compagnon charpentier, blessé; par prabhcation "#5... ,:: 990
3 décembre : à Lançzois, cordonnier, pour outils, clouds et cordages qu’il a livrez au magasin de Marly. .
17 décembre : à Grues Le Moyxe, sur les robinets qu'il'a fait pour Many ee REG GN
Somme de ce chapitre..... G12gft 11° 6°
CHAMBORD ET BLOIS
16 janvier : à Roserr et Lorsrror, terrassiers, à compte des terres qu'ils transportent au chasteau de Chambord. si he eee NS Mo tr bo tit
16 janvier-12 mars : à CLémenr et Moquor, entrepreneurs, parfait payement de 57379 12° 7°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par eux faits tant aux offices qu'aux dedans dud. chasteau de Chambord (a pabacs nude di hsnal dent og 19 7°
23 juillet-3 septembre : à Moquor, sur les transports de terre au jardin fa p.)....,.......,.. Goo
26 novembre-17 décembre : à luy, sur ses ouvrages de maçonnerie et autres (a p.).............., oo
17 décembre : à luy, pour avoir aidé à planter les piquets, prendre les niveaux et tracer les ouvrages au chasteau dé Chamber. .:,.4,....:1.1 4.0. auît
16 janvier-17 décembre : à Porrrevin, charpentier, SUP s06-Ouvrages. (9 DD ee a ner nenecs DOO
16 janvier-3 avril : à Ragv, charpentier, parfait paye-
ment de 210394, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits aud. chasteau (4 p.)..... 4g4ot
29 may-17 décembre : à luy, sur les pieux de devant les palis du jardin (5 qe) :. 4,428 au evate65ot
ANNÉE 1684. — CHAMBORD ET BLOIS
16 janvier : à Tawnevor et Maucé, menuisiers, sur leurs ouvrages... 42 fe Pi, FOR Se 16 janvier-13 mars : à Bonnet, menuisier, parfait payement de ses ouvrages de menuiserie aud. chasteau HR} Ne. 0e BUT JU ue Fi .. 10531 a3 juillet-17 décembre : à luy, sur ses ouvrages de menuiserie et sur le rétablissement des espaliers des fai- Sanideriés (SD... “se Us . 634 16 janvier-3 avril : à Le Roy ef Couranson, menuisiers, parfait payement de 4219 pour ouvrages de menuiserie faits au chasteau de Chambord en 1683 (3 p.). Ve HR EU 8 AUS AS a an 20171 16 janvier-17 décembre : à Cuviccrer, serrurier, sur SE8 QUVrAgEs (E Dhs ere tee serie. nee si OO! 16 janvier-13 mars : à Jaques Cormier, serrurier, parfait payement de 2372 pour ouvrages de serrurerie aud. chasteau (2 p.)........... Le 16 janvier-12 mars : à Louis Le Honçre, peintre,
parfait payement de 2531 pour impressions de grosses peintures aud. chasteau (a p.)..... Dés . 831 12 mars : à Cuisinier, ayant l’entretenement de la maçonnerie, pour l’année 1683 .........,... 290 À luy, pour parfait payement de 144oatt pour la construction d’un mur pour le corps de garde françois au chasteau de Chambord (2 p.)............... hot À Ray, ayant l’entretenement de la charpenterie pour 1OBD eat Lee et dune OO À Vazenrix Tesnier , ayant celui de la couverture. 300tt À luy, parfait payement de 6539 pour ouvrages de couverlure-par luy faits tant à l’église, chasteau et offices de Chambord, qu'aux escuries de M°° ne Monrgspan et 29 may-17 décembre : à luy, sur la couverture d’ardoise du bastiment des offices (5 p.)......... 492oot 13 mars : à CLémenr Bauyouax, ayant l’entretènement
de MD SADMBRYE RAC END MNT
do PS ape SN OS CEE EE RES 0
À luy, parfait payement de 3446 pour ouvrages de LT ON 8 septembre : à luy, sur ses ouvrages........ Got
serrurerie faits aud. chasteau.......
12 mars : à MarcnanD et Marçert, ayant l’entretènement de la vitrerie pour 1683............... Got À eux, parfait payement de 884 pour ouvrages de vitrerie faits: aud. chasteau.. ..:.......:..... a84t 3 septembre-26 novembre : à eux, pour les mesmes ouvrages (a p.)......... HE ANNEES RON 17 décembre : à ManrcuawD et Trinquarr, vitriers, sur leurs ouvrages ete tirs 100 19 mars : à GENDRIER, pour les entretènemens de pavé en 1683...... ds ste be De NT DD MIN US eu RTE NO
À Prou, pour l’entretènement de la vitrerie au chasloin de Blois en 168942 te à 964 À Jean Brunet, maçon, parfait payement de 17314 pour ouvrages de maçonnerie par luy faits pour le ralongement de l’église paroissiale du chasteau de Chamno Rate de RE AC MDP RUT EX AL À François Jaquer et Cnares Gugrre, entrepreneurs, pour parfait payement de 8364 pour ouvrages de maçonnerie à la construction d’un mur pour le corps de garde des Suisses aud. Chambord. ...,...... RAA CS À Louis Mweues, plombier, parfait payement. de 1524 pour ses ouvrages de plomberie aud. chasteau.… . DRE NE A De enr ent ae ART Int he RS IE À Iuserr, sculpteur, parfait payement de 3344 pour ouvrages de sculpture en pierre et en bois qu’il a fait tant. à l’église qu’au chasteau.: ............... 34# À Girar», sculpteur, pour parfait payement de 3364 pour ouvrages de sculpture aud. chasteau.. .. ... . 86 À Cuances »’Or et consors, vitriers, parfait payement de 1300 pour ouvrages de vitrerie par eux faits. 100tt À Jaouer et consors, terrassiers, parfait payement de 700! pour régallemens de terre par eux faits à Ja canardière de Chambord.......... NE PNR dar Bott À Descongrz, commis au controlle des bastimens de Chambord, parfait payement de 2057 pour menues dépenses par luy faites en 1683 aud. chasteau.. . . .…. 174 3 septembre-17 décembre : à luy, pour employer aux menues dépenses (3 p.)............... 1400 19 mars : à CLaune DE Fins, pour froltages de parquet par luy faits aud. chasteau de Chambord pendant l'arinée 1693... 2 RE Fee Sas 0100 29 may - 926 novembre : à Couroux, sur les réparations faites aux brèches du pare de Chambord (3 p.).. 6ooftt 23 juillet-17 décembre : à Gronçes Fizioux, masson, sur les ouvrages de bauges et enduits dans le bastiment dés OO CS Di} ri CR Un tee to MON 3 septembre - 26 novembre : à Durencé, peintre, sur ses ouvrages d'impression aud. chasteau (2 p.)... 24oft 26 novembre : à Garnier, paveur, sur ses ouvrages de DANS SN SR PP BE NES 2 ES OO Au s° Penir, arpenteur, pour avoir levé le plan de la rivière. de-Chambord.. .. 5.4 us. 2e ot 17 décembre : à Riper, doreur, pour avoir doré le cadre de la chapelle du chasteau.............. 26 À PorremoLLe, paveur, sur ses ouvrages de pavé. 100f Aux ouvriers qui ont esté employez pour planter les piquets, prendre les niveaux et tracer les ouvrages à Combo RE DR EX ue ic Oo Somme de ce chapitre. . .. 38466 1° 7°
Heu
COMPIÈGNE
9 janvier : à La Viocerre, pour trente-une journées qu'il a travaillé aux ouvrages que le R6y fait faire à Gompiègne, à 20° par jour.,.,... FAT UT OR
30 janvier-30 avril : à Miçasse, sur le deffrichement
des routtes de la forest (7 p.).............. 7300
13 may-16 juillet: à luy, sur les fossez qu’il fait pour dessécher la forest de Compiègne (4 p.)...... 3400 30 janvier-10 décembre : à Jaques Honoré et Jean Cnoiser, charpentiers, sur les ponts qu'ils font dans la forest de Compiègne (10 p.)....... tuer 1008 19 mars : à GérarD Le SourDp, maçon, pour ouvrages de briques faits au chasteau de Compiègne... 17° 10° a0 aoust-9 octobre : à luy, sur la réparation qu'il fait au mur de terrasse du chasteau (2 p.)..... ... 295 19 mars : à Gaway et CuamsBois, pour leurs ouvrages de maçonnerie en plastre.......... A 1364 10° À Anmoixe Man, charpentier, pour ouvrages et réparations de charpenterie. .......... Sins sv BOT A Jean pe La Ponte, menuisier, pour ouvrages et réparations de menuiserie. . : :::..:,:..,... 103 15° A Jaoues Leccenc, serrurier, pour ouvrages et réparations au chasteau de Compiègne... ...... 1234 15° À Guizzaume Bourçrois et consors, vitriers, pour ouvrages et réparations de vitrerie.. .... + 181819 0. 19 mars : à Jean ou Cozrer, natlier, pour ouvrages de natle faits à une cloison de l'appartement de M°° pe Mainrenon aud. chasteau.....,..,..:.,.,... 7 15° À La Vasseur et Baupequaixs, sur les fossez qu'ils font dans la forest de Compiègne. ...... be sa 8ott Aux ouvriers qui ont travaillé avec le s° Moncer à toiser les routtes de la forest de Compiègne... .. 184 15° 17 décembre : au s° Morcer, par gratification, en considération des soins qu’il a pris des ouvrages qui se font dans lad. forest ........ doiriegiéents sise Ho nf 3 avril: à Paisippes LE Vasseur et Nicoras Jourpaun, terrassiers, à compte des fossez sé font pour desseicher Ja forest ..... ones date se CRUE Te A8
Somme de ce chapitre... 133564 19° 6°
ET DE LA SAVONNERIE
2 juillet-3 décembre : à Yvanr, pour les desseins et peintures par luy faits pendant les trois premiers quar-
tiers 1684, y compris ses appointemens (3 p.).. 33794 -
10 septembre : à Yvarr le fils, peintre, pour ses appointemens des six premiers mois 1684....,,,., 95 3 juillet : à Jawss, pour l'ouvrage qu’il a fait sur dixsept pièces de tapisserie de haute lisse... 9101# 18° 1° 3 septembre : à luy, pour ses ouvrages sur quinze
pièces de tapisserie... .... dés in : 54754 18° 5° 3 décembre : à luy, pour ses ouvrages sur dix-huit AP A PS Ep PLU nes . 87134 9° 10° 10 septembre : à luy, pour six mois de gages, à 15ott PAR ARE ENE NET ends Rs NAN 75 2 juillet : à Lreresvre, sur bois pièces de haute lisse. Pa fes LR te ne NT TON 11% 0° 8 septembre : à luy, sur huit pièces idem..,..,.. A ES LT ER EL ind ip. 248 18° 8°
3 Éaotée à luy, sur dix pièces idem. 2881h 18° /° 10 septembre : à luy, pour six mois de gages, à 15oftt PR enr evene daherr ANTON ANT D 4 à juillet : à Mosin, sur quinze pièces de tapisserie de
basse lisse... .... nu due Vds sise B6o7 ag"
3 septembre : à luy, sur quatorze pièces. 4716 1° 3% 3 décembre : à luy, sur onze pièces... .. 4a44h o° 6° 10 septembre : à luy, pour six mois de gages, à 15of
UN CO D sie tt n TT CLIN de 2 juillet : à Lacroix, pour ses ouvrages sur sept pièces de basse lisse... ... Lx Red ddane 2329 5° 54
3 septembre : à luy, sur sept pièces .. 27234 17° 9° 3 décembre : à luy, sur cinq pièces... 1674N 14° 9° 10 septembre : à luy, pour six mois de gages, à 100f par an:..s.vs.. des de NAT LES He be rie Bot à juillet-3 décembre : à Braxcux, Florentin, qui travaille aux pierres fines manière de Florence, lant à compte de ses appointemens que pour journées d'hommes
etustanaiies( pi ne RER Re 1615
2 juillet : à Barrann, brodeur, parfait payement de tous les ouvrages de broderie qu'il a fait pour servir à une pièce de tapisserie : Manière de prendre les oyseaux aë patent bu: Vaste ALL Peters Hebrsie . 850
10 seplembre : à luy, pour six mois de gages, à 150 param , 5, 2 sion aie ie dés wnratles 95
2 juillet-3 décembre : à Kercuove, teinlurier, tant pour ses gages que pour drogues et teintureries, bois et
journées d'hommes (4 p.).,.,.....,..,.. 1441 4° à juillet-3 décembre : à Grémenr, chirurgien de la Manufacture, pour ses gages (3 p.)........... 300 a juillet : à Ramonpon, peintre et dessignateur, pour CU" AAA TE OI UT Ed 5 catdie he amot à juillet-3 décembre : à la veuve Tiens portière, pour ses gages (3 p.)..... 4 RME NE ... 2325
À Tréaer, jardinier, idem (3 p.)....,...... 300
ANNÉE 1684. — ACQUISITIONS DE TERRES, ETC
À Rocmon, concierge de la Manufacture, goof pour ses gages, el le reste pour quelques menus frais (3 p.). 970tt 10°
a juillet : à la veuve Louroer, pour 15 aunes 1/6 d’ouvrages de la Savonnerie, à 1654 l’aune... ...
3 septembre : à elle, pour 13 aunes idem.... A6aott
a juillet : à Duponr, pour 36 aunes 3/8 d'ouvrages de la Savonnerie. .....: DUR ee Rte Sie © MU 6000
a juillet-3 septembre : au s° Piomow, ecclésiastique, pour avoir célébré la messe à la Savonnerie pendant les six Le mois 1684. d'a radio dé tte 1201
‘ aoust : au s° pu HAE pour 30 bottes de soÿe nuancées de couleurs ordinaires, de 1 sn onces la botte, à à raison de 38 la botte, pour les ouvrages des Gobelins. .... 5611 4°
3 septembre : à luy, pour laynes blanches d’Angleterre qu’il a fournyes ........ je sui sa 979! 2° 6%
se sesrrsste see see be,
raison de 14, el 6 onces de ponceau,
À pe Movcuy, pour avoir dégraissé et rétably 340 livres de layne, à 4°....... nasal di à alé «44. 681 3 septembre -3 décembre : à Nb. peintre et dessignateur, pour ses gages (2 p.).............. 550! 10 septembre : à ne SÈve, peintre pour les histoires, pour ses gages des six premiers mois 1684..... 100 A AnGuier, peintre pour les ornemens, tdem.. 100 À Housse, peintre pour les animaux, idem.. 100 A luy, pour le soin qu’il prend des tableaux qui sont
dans l’hostel de Gramont, idem.............. 15ott À Bapnisre, peintre pour les fleurs, pour ses gages des six premierg mois,....,..,.4,.,4.:4.5 100f À RousseLer, graveur, idem. .............. 100 A Vernier, peintre, idem. ........ PE ue 100
À Le Cuerc, dessignateur et graveur, idem.... 150 À Boxnewer, ayant soin de la conduite et instruction des.jeunes enfans estudians dans la maison des Gobelins, lens rer Poe ie AU A dan des 15ott Au s° Ferré, prestre ecclésiastique de la paroisse de Saint-Hypolite, qui cathéchise et enseigne à lire aux enfans de la mesme maison......... NUMais one ds 75 Au Père Anrone Bocpuc, religieux flamand des Picpus, qui catéchise et confesse les ouvriers flamands des Gobéta see al Pa tnt aan jade: HO 3 décembre : au s° ue marchand, pour les.soyes nuancées et or qu’il a fourny pour employer auxd. ouvrages de tapisserie... ........ ss But e 3399 10° 83081# 13° 8°
Somme de ce chapitre... .
! On l'appelle aussi Corroÿé.
. 25oot-
ET REMBOURSEMENS DE NON-—JOUISSANCE
16 janvier : à Nicocas Descuawps, cy-devant fermier du prieur de Saint-Cir, pour son dédommagement des dégats faits sur ses terres et bleds coupez en vert et nonjouissance... .... rire spé à ..... 3014 6° 8°
À Nous, pour le prix de notre maison de Versailles en l’estat qu’elle estoit au mois de janvier 1683, laquelle a esté prise par S. M.......:.; dé mi fe un 39000
5 mars : au s' curé de la Selle, à compte des dédommagemens et non-jouissances des terres dépendantes de lad. cure, occupée par les travaux de $. M...... 5oot
20 may : aux particuliers de Sève cy-après nommez, : tant pour leur dédommagement des terres qui ont esté prises sur eux pour l’élargissement de la rue de Sève, que pour les indemniser de la dépense qu’ils sont obligez de faire pour le rétablissement de leurs maisons et closiures abbatus pour l'élargissement de lad. rue, sçavoir : |
À François Bonxner. . ... Ébntinit diet de 3554 11° Au:s' DE. LA H66bm. sisi, + é6 Ba 25" Anse Cheng mister, 1077 15° À François Marrin.......... db ce | 1804 5 À Jaques THevengr.. .........,.... 134 10° 7° À la veuve Tomas Dieu... ........ ‘. gt197" 33 À la veuve du s° Le Rouer.. ...,...... 237 6° 8° À Denis Dunemanp et Jean Gorror.. .... 434 13° 34 Aud. Dungmann. +, 04 4.4 ... 14of 13° 4 Au s' Leresvre, de Saint-Cloud... ...... 99 6° 4° À la veuve Le TELLIER. .........,..... O4 9° 8° A la veuve Nicozas Coquergau, qui a acquis de Denis : Codiinkan ile dia eue EP NEC 144 3° ki A: Fran Sarens be Lonhs sidi on À 1654 6° 8% À Jan Sarzzx et Jaques Coürr........ 164 5° 11% Aud. Jaques Coëgr. . 0... . 191 3° 4° Aa SAT ve 05 émise ai taltiée ha 9° 4° Aux héritiers PEReEvaL .. :....:........, 98 4° A Nicozas Connugr. ............. ... 106#6"8° À Esriexne THEVENET . ......... seu got 676" À François Le Ricre......... bob Sat Que: à aott 19° 8° À: la: venveiBicamnr : .. 44%. 6. à ete ah 18° Au s° DE CHARENDÉ...... RE US OR PE TO 1684
Aux curé et marguilliers de la paroïsse de Sève, pour les indemniser de 100° de rente que le s° Puroz, advocat au Conseil, payoit par chacun an à la fabrique, à cause de la jouissance qu’il avoit d’une petite tourelle, sçituée dans la rue de Sève, appartenante à la paroisse,
535 COMPTES DES IBÂTIMENTS DU ROIL. 536
qui a esté abbatüe par ordre de S. M. pour l’élargissesment de lad. rue......,..: HER ei te SLT BON
18 juin : au s° Grarïen, pour son dédommagement diu terrain qui a esté pris pour l'élargissement de lad. rue eët pour l’indemniser de 43 thoises 1/a de murailles qu’il sa fallu abbatre et rebastir........... nu ras Ai
Au s° Girauzr, pour l’indemniser de sa maison domat les murs de face et ceux du jardin ont esté abbatus cet réa 6 ee de DO OR FN 937% 18° 9)°
a juillet : aux ouvriers qui ont travaillé au village dde Sève pour l'élargissement de lad. rue sur l'héritage déu marquis ps LOnogEL 2.0. db 267, 1188 9)°
Q juillet : au s° Moreau, ancien garde du corps dde S. M. pour son remboursement de 2 arpens 68 per-ches 1/2 de terre à prendre en une pièce de trois arpenas à luy appartenant, sçiz au terroir de Saint-Oüin , Servanit de remises à gibier, acquis au nom de S. M. par contracct bo 'nérs derniers. 506 HE MUtRueiREs En 10744
Aux marguilliers de la fabrique de l’église de Choisyyaux-Bœufs, pour une année de non-jouissance de 34ooûf}, à quoy ont esté liquidez 18 arpens 82 perches de terrce appartenante à lad. fabrique, comprise dans l’enclos diu parc, escheue le dernier décembre 1683....... 1 7oûtt
À la demoiselle ne La Verene, de Sève, pour son rem:boursement de 56 thoises de lerrain en superficie priss dans son jardin pour l'élargissement de la rue de Sève;, et pour l’indemniser de ce que luy a cousté pour la ré-fection de 113 thoises courantes de murailles qu’elle ca esté obligée de faire dans toute la longueur de son jardin, La 45
23 juillet : à Denis Duremarp, menuisier, pour l’in+demniser de la dépense qu'il a esté obligé de faire pour
à cause de l'élargissement de lad. rue .......
rétablir le comble et partie des murailles de sa maison:, qui ont tombé en abbalant le devant d’icelle pour l’élar-gissement de la rue de Sève......... RARES 150
23 juillet : au s° Tourozze, pour le prix principal duu jardin, bastimens, clostures, arbres et autres choses esstans sur une pièce de terre sçize à Versailles, acquise auu nom de S. M., par contract passé devant Lawy, notaire àà VETMHES Linie. te 0 MAO, 8h ait 17)°
20 aoust : au s° BERGERON, pour une petite maison, jardin et:clos à luy appartenant, contenant 1528 thoïsees en superficie, qui ont esté pris par ordre de $S. M. pourr faire le port de Sève au bout du pont du costé du vil:higei HUE US NOM, Li vel SON U . 7oootift
Au s° Macuerarp, pour une pelite cour et jardin ett un chantier, le tout contenant en superficie 396 thoises;, qui ont esté pris par ordre de $S. M. pour faire ledl. Port An HR RL NS Ant HN DT Don
27 aoust : au s° Hospier, pour sept années, qui finiront au dernier décembre prochain, du loyer d’une pièce de pré contenant 5 arpens 87 perches 3/4, occupée par la pépinière d’Aulneau , prez Seaux, appartenant à la veuve et héritiers de feu M. Cozserr, à raison de 146# 17° par ans CR AA REDON RIRE» 1027 10°
2 juillet : aux scindics, marguilliers et habitans du village de Sève, pour les indemniser des dépenses qu’ils ont faites pour le prolongement de la route où est la fontaine de Sève, par où passe le chemin que, S. M. a ordonné estre fait et eslargi dans led. village, et pour avoir fait déposer et reposer en un autre endroit la croix qui est:dans le carrefour. 21"; Net sent Loot
1° avril : à Jaques Boisseau, dit CuasriLzon, pour son remboursement du prix d’une maison à luy appartenante sçize à Fontainebleau, en la grande rue, concistante en deux corps de logis, escuries et dépendances, acquis au nom de S. M. par contrat passé devant Laxçzois, nolaire à Fontainebleau, le 3 febvrier dernier. . ...... 6GGooït
Somme de ce chapitre... .. 78734 0° 4°
BIBLIOTÈQUE ET ACADÉMIE DES SCIENCES
23 janvier : au s° Cocsox, pour remboursement de la dépense faite à mettre des animaux au naturel, lant pour la ménagerie de Versailles que pour le Jardin du Roy, à l’Académie des sciences, en l’année dernière 1683. 233%
23 janvier : au s° Perir, pour 138 médailles d’argent qu'il a fait frapper pour le service de S. M., pesant La°® 9° 48°, à raison de A5 le marc..... 19334 3° 9°
5 mars : à luy, pour 168 médailles d'argent pesant 5e 6 58 ARENA nat. EMA, 20554 16° 7°
12 mars : à luy, pour 1560 jettons d'argent qu’il a livré pour distribuer à Académie françoise, pesant kg A9 668 à SUN le mare see 16171 19° 6°
3-9 avril : à luy, sur les médailles d'argent qu'il a fait frapper pour le service de S. M.(2 p.). 30681 18° 9°
11 juin : à luy, pour 1560 jettons d’argent pour l’Académie françoise, pesant 46% 5° 38°, à 3/4 le mare. OR POSER Ar Res 1586 16° 10°
9 juillet : à luy, pour six médailles, savoir : deux d’argent et quatre d’or, pour les six premiers mois de la présente année des prix deslinez aux dessinateurs de l’Académie de peinture et de sculpture........ 1314 5° 6°
23 juillet : à luy, pour 1560 jetlons d'argent pour l’Académie françoise, pesant 48" 5° 38°, à 34, et 100f pour les deux carrez qui ont servi à monnoyer les jettons 17954 7°
depuis le commencement de l’année... .....
30 juillet : à luy, pour 312 médailles d'argent qu'il
ANNÉE 1684. — ACADÉMIE DE PEINTURE, ETC
a fournies au Cabinet de S. M., pesant 74" 3°, à A5 le .. 3330 15° 1% aoust : à luy, pour 72 médailles d'argent pesant 8071 16° 9° 29 octobre : à luy, pour 1560 jettons d'argent pour Messieurs de l’Académie françoise, pesant 48° 5° 45, à
raison de 34 le marc
MAC soso sos.
17% 7° 55, à 45 le marc............
À luy, pour deux médailles d’or pesant 1 once 1/2 56°, à 564 6° 34 l’once, et 94 16° 2° pour une médaille d’argent de S. M., pesant 1° 66, à 5 12° 6% l’once, qu'il a fournies pour délivrer aux étudians qui ont remporté le prix dans l’Académie de peinture et de sculpture pendant le quartier de juillet
19 mars : à Cnazezue, Porenor, MonxanD et auires qui ont travaillé à l'inventaire des livres de la Biblio- 66at 10° 3 avril : au s° abbé Gacoys, pour son remboursement
tèque du Roy, à Paris. .
des menues dépenses pour led. inventaire. .
26 mars : à Noëz Grançer et Louis Le ComTE, pour avoir eu soin de l’Académie françoise, gouverné l’horloge, rangé, ballié, ouvert et fermé les portes d’icelle QG BR Sn OO 3 avril-24 décembre : au s° VarLzanr, pour son remboursement des jettons et médailles de divers métaux qu'il a fournis pour le Cabinet de S. M. (15 p.)....... ; 5873 12°
3 avril-19 novembre : au Père pu Mouuner, pour son remboursement des diverses médailles qu’il a acheptées pour le Cabinet de S. M..(6 p.)....... sis ea Ro 16 avril : au s° Czerx, pour son remboursement de ce qu'il a payé à Londres pour le prix d’un médaillon d'argent de l’empereur Pescennius Niger, envoyé au Roy
par M. ps Barizcon, ambassadeur à Londres.... 4hoï,
27 aoust : à luy, pour remboursement d’une lettre de change qu’il a envoyée à Amsterdam, payable au s° Ga gen, pour les médailles qu'il a envoyées pour S. M.... SU NRA RU ANA . 7h 10°
10 avril : au s' pu Hawez, secrétaire de l’Académie des sciences, pour son remboursement de ce qu’il a payé pour menues dépenses en 1683, en lad. Académie, 155 13°
20 avril : au s° Davencé, 1324 5° pour son rembour-
pour l'anatomie. :,.:.:%.,..4.4.2.202:
-sement de la dépense faite pour la reliure des Heures d'Anne de Bretagne, pour mettre au Cabinet des curiositez du Roy, et 5oof par gratification, en considération 632 15° 16 juillet-16 octobre : au s° Boyer, trésorier de l’Aca-
de ses services......... A SDE
démie françoise, pour remboursement de ses menues dé-
penses, et pour la fourniture de bois, bougie, papier et escrivains de lad. Académie (2 p.)........ 196 14°
16 juillet-10 septembre : au s° Varès, commis à la garde de la Bibliothèque, pour son remboursement de ce qu'il a avancé pour diverses dépenses faites depuis le 23384 12° 10° au s° pe Wasqua, pour plusieurs mé-
23 avril jusqu’au 9 septembre (5 p.)...
«23 juillet :
daïlles qu’il a fournies pour le Cabinet des médailles. Got 30 juillet : aux héritiers du s° DE LA Feuize, pour paiement de plusieurs médailles... . ... . 116 Au s° »e Mowrseux, pour, diverses médailles pour le Cabinetde SM din ea heat tue AOF 27 aoust : au s° Coupzer, pour remboursement de menues dépenses qu’il a avancées pour l'Académie des sciences et pour réparations failes à l'Observatoire. 163 10 septembre : au s° Oupor, musicien, pour son remboursement de la dépense faite pour la musique chantée le jour de Saint-Louis, en la chapelle du Louvre, pour la messe de MM. de l’Académie françoise 23. septembre : au s' Axpré More, dessinateur, à comple des médailles antiques dud. Cabinet qu’il a dessi-
11 octobre : à Le Core, garde de la porte du Louvre et de l’Académie des inscriptions, pour fournitures et menües dépenses des six derniers mois 1684.... 100
12 novembre-17 décembre : au s° Rainssanr, pour som remboursement de diverses médailles, livres, qu’il a acheptés et autres frais pour led. Cabinet (2 p.). 529% 5°
19 novembre-10 décembre : au s° GLÉMENT, pour son remboursement de diverses menues dépenses faites dans la Bibliothèque depuis le 10 septembre jusqu’au 2 décembre (3 p.) 22434 8° 8°
3 décembre : aux 5° Mararer, pour leur payement de diverses médailles qu’ils ont livrées pour le Cabinet de SIN ea
Au s° pe Bourcrauvizze, pour son payement des médaïlles qu’il a fournies. sos LA au s° abbé Bizor, pour son rembowursement de diverses médailles qu’il a fournies (2 p.).
2h décembre : au s° Tnevexor, pour son rembourse-
SCULPTURE ET ARCHITECTURE, DE PARIS ET DE ROME
6 febvrier-11 octobre : au s' pe Brausruw, trésorier
de l'Académie de Paris, pour l’entretènement d'l'icelle, savoir : 10004 pour les trois derniers mois 16883, et h5ooë pour les trois premiers quartiers 1684, à (6000 paran(hp)s..s.se.csss...es db Dao 6 febvrier-30 juillet : au s° CLerx, banquierr, pour remboursement des letires de change qu'il a envoyées à Rome au s° Errarp, directeur de l’Académie, pouur employer aux dépenses d’icelle (3 p.)........... €858ot 9 avril-17 septembre : à luy, pour son rembéoursement de cinq lettres de change, payables au s° ne La 4 Tuic- LiÈèRE, pour employer aux dépenses qu’il fait pour } le service de S.M.(hp.)......44,.4.44.4.,4::244a45of “30 avril : à luy, pour son remboursement d’unee lettre -e change fournie à Milan pour un chandelier de : cristal fourni par M. le colonel Srour.............. C66ooï 16 avril- + juillet : aux 8° Girrarn, Bruann, DDonsay
et Fécisien, architectes, pour leur assistance auxx conférences d'architecture de Paris pendant le quartitier de janvier et d'avril {a 2h... ,.:404 10... 42067" 23 octobre : à eux et au s° Maxsarp, pour leur : assistance pendant le quartier de juillet, aoust et seeptem- 583#
18 septembre : au s° Gasriez Benoist, peintre, pour
DO A Re Re M Ne Rs ee ein
le voyage qu’il va faire à Rome pour estudier dans 3 FAca- Dee | 6 à tn do a ce ere dira) LOU
À Prenre Le Paurre, sculpteur, pour le mesme vooyage. ds en ON
22 octobre : à Simon Ducos, pour son rembourssement
Y%.... Sens ss ee
de la dépense qu’il a faite pour la provision de gross bois, cotterets, fagots, bougies et autres menus besoinns nécessaires pour les leçons et les conférences qui se { feront à l’Académie d'architecture en cette année. ..... 100
Somme de ce chapitre.....,... 6518ofûft
GRATIFICATIONS AUX GENS DE LETTREES
3 seplembre : au s° Conneilze, par gratificatioon en 1683, en considération de divers ouvrages qu’il a1 com-
RAEQR. so 220004
ess ste 0000 6e 0 ee
Au s° Racine, en considération des ouvrages qu’ilil compose et donne au public.........,........ 9290008 Au s° Ducros, médecin, à cause de la connaisissance profonde qu’il a de la chimie............., 290008 Au s° nes Préaux, en considération de son applidcation aux belles-leftres.., ....:.4:1.,.... +44: -98000 Au s° CHARPENTIER, idem. .......,,.,.... 11500 Au s° abbé TALLEMANT, idem.....,.,....... 11500
Aus" Quixauzr, idem. ..........,,,..... 14500
Au s' FémB1en, en considération du travail qu'il fait pour l’histoire des Maisons Royalles. .....,. -. 12004 Au s° Dirpy, interprette en langue arabe, pour ses gages en. lad. qualité. ........,. pie b Grite ve te A SOON 10 septembre : au s° Cassini, mathématicien , pour ses appointemens des six derniers mois 1683...... h5ooù Au s° pu Venvay, anatomiste, par gratification, en considération du travail qu’il a fait en l’Académie des sciences en 1683, et Gooft pour l'entretien d’un garçon pendant lad. année. ....... PRE ... 2100 Au s° Huer, sous-précepteur de Monseigneur le Dauphin, par gratification, en considération de la cognoissance qu’il a de toutes sortes de sciences . ..... 1500 Au s° pe La Hire, par gratification, en considération de la cognoissance particulière qu’il a des mathémati-
QUES sion Es sr RENE LS LE AD 40 à 1500 Au s° BLonpe, idem......... “ 15o0of Au s' Doparr, idem......... A dure . 1500 Aa s° Borez, en considération de son application à Ja
physique: 3,2; RU ten ae SR Diet Une 150ot
Au s° abbé pe Lannion, en considération de son application aux belles-lettres.. .......... secte 100 Au s° Boureun, en considération de son travail pour l’'analize des plantes... .... FRCR 2 FAST PRRLOR ES 1500 Au s° Marcnanb, en considération de l’histoire naturélle des: plantés, 2 num eu se 1200 Au s° Perrauzr, médecin, en considération de la cognoissance particulière qu’il a des mathématiques. 2000 Au s' Dazssue, ingénieur, en considération de plusieurs machines qu’il a inventées. .,.......... Goot au s° Dunamez, secrétaire de l’Aca- 1boo!
Au s° Senireau, élève de lad. Académie, en considéra -
17 septembre :
démie, pour ses soins dans lad. Académie... ...
tion de son application aux mathémaliques . .... 5oot Au 5° Porexor, autre élève, dem ...... dir LOON 23 seplembre : au s° Courser, concierge de l’Observaloire et commis à la garde et entretien des instrumens et machines de lad, Académie, pour gratification pendant load anale is te D Düott Au s° ne La Croix le père, interprelte en langue turque, pour les services qu’il a rendus en lad. qualité eh,:1083:...., A NU. He UBOON 18 febvrier 1685 : au s° »’HerseLor, pour la connoissance qu’il a des langues orientales et divers ouvrages auxquels il a travaillé pendant les années 1683 D a ua ouh MU SA dE Mat LMD DOON 25 febvrier 1685 : au s° abbé Rewaupor, en considération du travail qu’il a fait sur les manuscrits de la Bibliotèque de S. M. en 1684 .,.....,......, 15008
4 mars 1685 : au s° Corremen, par gralification, en cronsidération du travail qu’il a fait, idem ..... 1500 Au s° pu Cancs, idem............. 1500 Au s° Tugvenor, idem. ...,,.......,.... 15oot
Somme de ce chapitre......... A8gooff
GRAVEURE DE PLANCHES,
30 janvier-26 mars : au s° Le Bcoxn, pour plusieurs planches qu'il a gravées pour le service du Roy PANNE LL UP Ne it CSP TT LE
30 janvier : au s' pe LA Borssière, pour la gravure de quatre planches des environs de Versaïlles. . .... 55off
16 avril : à luy, savoir : 433 9° pour son remboursement de ce qu’il a payé pour la gravure des planches du plan de la ville de Versailles et de la carte de la plaine du Ménil-Saint-Denis, el 100! pour ses peines et Soins. . . . 533 9°
12 mars : au s' Gérarp Eperinex, graveur, pour, avec 200t qu'il a reçeu, faire le parfait payement de 6ooë, à quoy nous avons modéré le prix de la planche qu'il a gravée du portraict de M. l’évesque de Paderborn, et celles de. trois vignettes, un cul-de-lampe et les chiffres dud, s' évesque........... HD er dan J00!
16 avril : à CnasrizLon, graveur, pour six planches qu’il a gravées pour S. M., représentant des plantes du Joie MR 2 6hot
9 juillet : à luy, sur les planches qu’il réforme pour servir à l’histoire de la dissection des animaux... 15oft
10 septembre : à luy, pour six planches de cuivre
nr ns nee re ee
qu'il a gravées pour servir à l’histoire naturelle des plantes, à goïi la pièce........,.....,...., 5hoï
2 juillet-26 novembre : à Mozrarr', graveur, de Dieppe, sur les ouvrages de médailles, poinçons et carrez qu’il fait pour le service de S. M. (3 p.)......
27 aoust-5 novembre : à Le Czenc, sur des desseins de médailles qu'il grave pour le service de S. M. (2 p.).
bé RE 2, NRA, Li O0
237 aoust- 26 novembre : à Cuéron, sur les cires des médailles et du poinçcon en acier qu’il fait de la teste du Ro ÉD Te ANR ES ve ere >) BON
17 septembre :
au bureau de S. M., pour le Cabinet des curiositez.. . . 150ott À Gratin, sur de mesme ouvrage. ......... 1901 11 octobre : à la veuve Hanpy, graveur, pour un poin-
con d'acier et deux carrez du duc »’Anvisze; deux carrez
à Berain, graveur, sur ses ouvrages
brosse om peser ss esse
! On écrit aussi Mozrarr et Maurarr.
ANNÉE 1684. — LOYERS DE MAISONS. 549
et un poinçon de S. M.; deux carrez de feu M. Gasrox; un carré du Passage du Rhin, gravez par led. Hanoy, et deux carrés de deffunt Vanrix, l’un de la teste du Roy et l’autre de la Reyne, qu’elle a livrez......... 200f
26 novembre : au s Mumucue, sur ses poinçons et
tanrer ere Vue 5ooû
LOYERS DE MAISONS
16 janvier : aux principal, procureur et boursiers du Collège de Cambray, pour leur dédommagement des bastimens abbatus pour la construction du Collège Royal pendant l’année 1683......... PCR RS ER 1180ott
24 febvrier : à la dame CornuEz, pour une année, escheue le dernier décembré 1683, du loyer de neuf maisons occupées par les Mousquetaires, sçizes à la Halle- 162 0tt
18 avril : au s' Hosnien, pour une année échue du
Barbier, à 18o pour chacune... .... Semen
loyer d’une maison rue Vivien, appartenante à la succession de feu M. Cozserr, occupée par la Bibliothèque dm Moy Nes SRE et Nu .. 2000 À M. le Coadjuteur de Rouen, pour une année du “loyer de sa maison, rue Vivien, occupée par la Bibho- TU AU AOV LU: dures deenes VERRE Le 8000 ‘3 juillet : au s' Deszouir, pour six mois du loyer de sa maison, sçize à Versailles, occupée par les inspecteurs des Bastimens, escheus le dernier mars dernier, à raison de 1000 par-afis 4 d'a, von eh MANS 900 Aus’ Mamener, pour six mois du loyer de sa maison, sçize rue du Vieux-Versailles, occupée par les inspecteurs desd. Bastimens, escheus le dernier mars dernier, à raison de 2000 paran............. 10001! 10 septembre : au s° pe Porrrincourr, pour une année des loyers de sa maison, rue Saint-Honoré, manège, escuries et remises de carrosses occupées par la grande escurie de S. M. , escheue le dernier juin... ... 6100 5 novembre : aux enfans du s° Perir, pour six mois de loyer de leur maison, sçize à Versailles, occupée rpar le s° Lerepvre, contrôleur, escheue le dernier juin de la 60ott
26 novembre : aux héritiers de la veuve Perrier,
présente année, à raison de 1200 ....... FR
pour le loyer, pendant l’année 1683, de deux maisons à eux appartenant, sçizes à la Halle-Barbier, occupées par les Mousquetaires... ,..... 5oott
A la veuve Massonxer, pour le loyer de l’année 1683
des deux maisons à eux appartenant, sçizes à la Halle- Barbier... .. a DE . 860
043 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. oh
Au s° Rocer, pour le loyer de deux maisons sçizes à la Halle-Barbier et occupées idem. ........... 360 Au s° chevalier Houez, pour deux maisons idem... . à SR RE A 360oftt À la dame Dasrny, pour le loyer de deux maisons NOTONS APR ER RS NE RE RENE 900
DE LA RIVIÈRE DE SEYNE
MAÇONNERIE
9 janvier : à Marin Caumonr et Anseauue, parfait payement de 448 pour quatorze cent de moïlon qu’ils ont livré dans la grande travée de la digue du costé de (Hit MOTO NS TERRE an nee 198
9 janvier-13 febvrier : à Rarrronr, pour 2801 1/2 de moïlon qu'il a livré (3 ph). ..::......,. 34h
12 mars : à luy, pour le moïlon qu'il a jetté dans les Hipuesde Lisle Gautier: :2.......4.4,0.., 104
23 juillet-17 septembre : à luy, pour faire le parfait payement de 84oït 3° pour 10860 petites mesures de caillou de vigne qu’il a employé dans la grande digue, à 10" ln mesuré (Oo ph: ips eue 7704 11° 4°
22 avril-30 juillet : à Rarrrox pu GorD, parfait payement des moïlons qu’il a fourni dans l’isle de la Loge et autres ouvrages de terrasse (3 p.)...... 873h
13 aoust : à luy, sur les escalles de pierre qu'il a fourni dans le réservoir à mi-cosle... ......... 300
10 septembre : à luy, pour 33 thoises carrées de libage qu’il a relevé et reposé, à raison de 55° la thoise, et 23 thoises 1/2 cubes de moilon qu’il a enlevé dans la grande digue, proche la machine de la rivière de Seyne, DU CIRE A Ra ee cannes 161 5°
9 octobre : à luy, pour 2300 1/2 de moilon qu'il a 789 11° 6°
11 juin-26 novembre : à Drouizzy et Rarrronr, par-
LOUIS nn RD UN RENE
fait payement de l’'aquednc qui communique du regard de la machine au réservoir du chemin de Versailles dans l'estang de Marly (6 p.)........ AS CR t Loi Li
16 avril-27 octobre : à Drouizzy, parfait payement
des ouvrages de maçonnerie qu’il a fait à la grande forge à my-coste et au petit bastiment proche la machine (Op) RETIRE SON SSL ER 2296H 9°
16 janvier : à pe Corte, entrepreneur, parfait payement de 70685 2° 1° pour ouvrages de maçonnerie fais ER 108911, n 0e Pl Foot 8985h 9° 1°
10 febvrier : à luy, pour ouvrages de maçonnerie par 229054 9° 34 19 mars-3 décembre : à luy, sur ses ouvrages de la
luy faits au pavillon de la machine. ....
tour de la machine prez les moulins de Louciennes, aux rampes et à mi-coste (25 p.).....,......., 98000
16 janvier : à Simon, entrepreneur, parfait payement de 65760 6° 10° pour ouvrages de maçonnerie faits à
la:machine en 4688: LPS Ru 23360ott 6° 104 16 avril : à luy, sur quatre regards et un pont qu'il a fait aux aqueducs de Bougival. .............. Goot
18 juin : à Simon, Mource et Rareau, pour 500 de moïlon qui ont esté jetiez pendant les grandes eaux dans un trou au bout de la grande digue, à 20% le cent. 100
26 mars : à Berrin, lerrassier, parfait payement de 3810h, à quoy montent le moïlon et pavé de libage qu'il a fourni pour la machine en 1681, 1682 et 1683. RL A AO ET NO TR AB AE At, 1704
16 juillet-22 octobre : à luy, parfait payement de 2164 thoïises de moilon enlevé entre les pilots et entretoises du canal proche la machine (8 p.)... 1514H 15°
17 seplembre-24 décembre : à luy, sur les pierres et moïlons qu’il fournit pour le canal (10 p.).. 2469 10°
3 avril: à Jean Coururter, de la Chaussée, pour hoo de moïlon qu'il a livré depuis le mois de décembre sur l'isle dela Chaussée. 44. uuve sy, 104
9 avril : à Denis GÉrarp, maçon, pour 4o thoises de murailles qu'il a fait pour la closture du magasin de Ja machine, ‘4 05/1la fhDisa tan, DER eue. 394
30 juillet : à pe La Rue, sur la maçonnerie du puisard des Soureess. Li. nee M a ee las 200
13 aoust-23 septembre : à luy, sur sa maçonnerie le long des petits chevalets (4 p.)........:..... 1250
3 septembre -3 décembre : à luy, sur la maçonnerie et couverture des forges qu'il a fait à la machine (2 p.).
De GE à Dre ie V0 GE NUE AN Aro .. goof 15 octobre-17 décembre : à luy, sur ses ouvrages de maçonnerie au magasin (7 p.).............. 2450ott
13 aoust-22 octobre : à Franz, sur les cailloux qu'il fournit pour remplir la digue de la Morue au-dessus de Ghatgui(épe). is Von PER Ms ADS en 2380ott
3 septembre-26 novembre : à Frans et Devienne, sur le moiïlon qu’ils ont livré dans les isles (3 p.). 3ooott
20 aoust- 23 septembre : à Samnr-ALLarD, sur les moi-
RES Te IT AR EST TE GPS ENT TE
lons qu'il a enlevé dans les digues de son moulin et voituré dans les isles proche la machine (a p.)..... 18ot 27 aoust-10 décembre : à Le Joncceur, sur les aqueducs et conduites de grais qu’il a fait à Prunay (2 p.).. VE NRA SAME A DCE AO DE A CE EU . 1000 3 septembre-5 novembre : à Le Cerr et Leresvre, cariers, sur les moïlons de libage qu’ils fournissent dans les isles de la machine (6 p.)............ .. 280ott 17 septembre : à Cuerris, pour 3/4 et demi de moilon qu’il a livré entre les pilots au-dessous de la grande digue... ... D US NS RL ES TION LENS 264 5° 23 septembre : à divers ouvriers, pour cailloux de LU. :. HEÉDPIOMAASENNER PEN NP AN A eee Loot 26 novembre : à Anroixe Almonp, pour 900 de caillou de vigne qu’il a employés entre les pilots et le rempiètement du second éperon de l'isle de la Chaussée... RE AATATES MRRENEEUES AE LD LTD RD X3 74 armolt
Somme de ce chapitre..... 14202at 18°
9 janvier-24 décembre : à La Porte et Augerr, charpentiers, sur les ouvrages de charpenterie qu’ils font aux deux puisards de la machine de la rivière de Seyne (5200 10) SPEARS Les AO DO DOOi
16 janvier-18 juin : à eux, sur les solives employées aux vannes des puisards de mi-coste (14 p.)... 29500
30 juillet-24 décembre : à eux et Sraxe, sur les bois neufs et de démolition employés à piloter dans l’isle de Chaton (nn) a RE ee 26000
23 janvier : à Aurerr, à compte des bois de charpente qu’il a employés dans l’isle ....... FMAM At o0oN
17 septembre : à La Porte, pour un baril de clous à souflet qu'il a achepté du s° François, marchand à Paris, à 261 le cent, et voiture. ........... 1455
20 febvrier : à LanGzois et PaizzarD, charpentiers, à compte des trois baches qu’ils ont commencé à altacher aux équipages de la machine. ................ Goït
22 avril : à Cnarces Fourwer, charpentier, sur les ou- Vragestqu'i fait aux forges: 40,44. 300
16 juillet : à Fourer, à compte des solives qu’il a employées au comble de la forge de mi-cosle et au petit bastiment proche la rivière. ................ 5oott
19 novembre : à Mazzer, sur la charpente qu’il fait à dar touri MT ERS DONS ARR En 10008
Somme de ce chapitre. ..... 1170001 5°
COUVERTURE
26 mars : à Dimancue CHARuELz, couvreur, parfait payement de 28a0oft 12° 6°, à quoy montent les couver-
COMPTES DES BÂTIMENTS. — Il.
tures d’ardoise qu’il a faites au pavillon et autres endroits de la machine pendant lad. année. 1570 19° 6° 29 avril- 2 juillet : à luy, sur ses ouvrages de couverture au puisard de la machine (2 p.)......... 1000 17 septembre-19 novembre : à sa yeuve, sur les mesmes ouvrages (3 p.).................. 15ooft
Somme de ce chapitre.. ... 4hogott 12° 6°
MENUISERIE
23 juillet : à Micor, menuisier, à compte de la menuiserie qu’il a faite au grand puisard de la machine de
TR CDAUSSée EI RRANNNNANE RAS, RU MRAETE AD ON
OUVRAGES DE FER
9-16 janvier : à Namurois, parfait payement de 4358 12° pour les clouds et chevilles qu'il a fournis pour la machine de la rivière de Seyne (2 p.). 32081 12°
16 avril-12 novembre : à luy, sur les clouds qu’il a livré, à 20oft le cent (4 p.)....... ere) AO
9 janvier : à Normtr, marchand de fer, à compte des boulons, tourillons et chevilles de fer qu'il a fournis pour hinine een Sue RS fe .. 1000f
13 febvrier- 30 juillet : à luy, sur les soupapes et robinets de cuivre qu’il fournit (3 p.).......... 3ooot
30 janvier-26 novembre : à Mexorr et Nomer, sur 66839 livres de fer façonné pour la troisième chaisne des grands balanciers des grands chevalets (6 p.)..... ide baise AR dodo
3 décembre : à eux, à compte de 96 miliers de fer aqu'ils'ontdé provisian: int ne. ... 2000f
20 febvrier- 30 juillet : à Menorr, sur les fers à frettes, acier et charbon fourni (3 p.)........ Ibis ua 1000!
25 juin-12 novembre : à luy, sur les fers en barres qu'il a divrez (4 p:):. 2.4... ER fi 0000
9 janvier-1a novembre : à Morez, sur les équipages de corps de pompes qu’il fournit (15 p.)...... 9700
16 janvier-23 juillet : à luy, sur le fer qu'il fournit et ouvrages de serrurerie (7 p.)............. 22008
décembre : à luy, sur ses ferrailles (2 p
NS à dd ste Attal MA D ie de 1300
9 janvier-10 décembre : à Noë, sur ses équipages
de corps de pompes pour la machine de la rivière de
Seyne (aa pis, ii Pes em gkooï 13 febvrier : à luy, pour chassis et chevrons de fer... HAN Ne: Non ie SN ER RATE us 21000 9 avril-18 juin: à luy, sur ses fers façonnés (3 p.).. RE UE ne OL PART Ji: 4: 600!
22 avril: à luy, sur ses ouvrages de serrurerie... .. ST Er RU M. à. .... 1900!
9 janvier- 24 décembre : à Rexaurr, parfait payement, déduction faite des vieux fers et ferrailles qu’il a reçuus du magasin, des frettes, boulons, clavettes et autres ouuvrages de serrurerie qu'il a fournis pour la machine dde la rivière de Seyne (38 p.)............ 171958 166°
16 janvier-6 febvrier : à Dezeusrres, serrurier, parrfait paiement de cinq cents échantignolles qu'il a livrré (o DRE PR Re ee, ed 10b00r
22 avril : à luy, sur six cents échantignolles qu’il founr- Ab «ie UE RATE 4 MAR OUE, Re EL OO!
23 janvier : à luy, pour les étriers et plattes-bandées pour ferrer l’avant-bec du gros esperon de la machine...
RMS MR DER raies eu COM TEOO!
5 mars : à luy, sur le fer façonné en chevrons et platteebande qu'il fournit pour la machine. ......... 5ooot
13 mars : à luy, pour 845 de fer façonné en cheeville pour les baches de la machine, à raison de 4° 6° Ia He us ph tee LS doter: ka ske MOON 807
26 mars-9 octobre : à luy, sur la huitième chaïisnae qu'il pose au grand chevalet (3 p.).......... 140001
16 juillet : à luy, pour, avec 161 14° 6° qu'il a reççu en ferrailles, faire la somme de 685 16° 7°, à quooy montent b104 pesant de chevilles employées à tenir Ida charpente, à 131 le cent, et 127 livres 1/2 de fer een rondelles et clavettes, à 3° 6% la livre. .... 5a4l 9° 11°
16 janvier : à Boursonnais, pour, avec aaatt qui luui sont diminuez pour 2220 livres de fer qui luy a eststé fourni, à 2° la livre, faire le parfait paiement de 4588 16° pour le fer par luy fourni............ 92364 166°
29 octobre-24 décembre : à luy, pour les fers qu'il a livrez, y compris les vieilles ferrailles qui luy ont estité damier (9 pheies iRehartion os ablttés SNA
16 janvier : à Laporrgau, parfait paiement de 12091 66° pour deux manivelles par luy fournies. . ..... og 66*
30 juillet : à luy, sur les manivelles et œillets.. 5oobtt
23 janvier : à Gervais, pour douze cents vis qu'ilta lhivrez pour le racomodement des pompes, à 5° 6° Ia PORN TRS Lt LME OR EST AS"
20 aoust : à luy, à compte des vis et escrous de viis de bielles pour les équipages des nouveaux corps dde DORA e LEE GUN R Rt PUUANS 0.6 La ri GODT
23 janvier - 3 avril : à Grorces, de Spa, pour ouvrage:es de fer qu'il a livrez (3 p.)..........,. 34884 11° 100°
29 avril-18 juin : à luy, parfait paiement de ses maanivelles, fers de Liège et autres ferailles (2 p.). 6151 11°
39 juin : à luy, pour -une manivelle, seize pièces dde cuirs et la voitüre d'iceux............ 17354 14° 66°
2 juillet-3 septembre : à luy, parfait paiement, averec
970% 17° 8° de trop reçeu sur deux voitures de ferr-
railles, de 5336 3° 3° pour les trois manivelles et sept œillets qu'il a livrés (5 p.)............ 4865 9° 74 10 septembre-12 novembre : à luy, à compte des tourillons, œillets et fers corroyez qu'il a livrez (3 pi} NE A MR PR EU de Nes OO D 2h décembre : à luy, sur les ferrailles qu'il fournit. . ie lient EN SUNLL HN ALANTAE Et #00 23 janvier : à Deuserr, à compte des corps de pompes qu’il fournit. ...... SLR me) É LesOtREe eo t 23 janvier-27 aoust : à Borzeau, sur le fer et chevrons qu'il fait venir (9 p.}........:..... 15ooott 13 aoust : à luy, sur la cinquième chaisne des grands éheyalelss: era SAR R AURÉR A SPRL NtS SOO0N 20 aoust : à luy, sur la sixième chaïsne idem.. 3000t 80 janvier-23 juillet: à Maruin et Varzzanr, sur les fers qu'ils Ont divrés (3 pe), 444.642 0. robot 26 mars : à eux, sur leurs ouvrages de serrurerie...
ee ee SR AT RS SE RS Et RES 4 DO 0 20 febvrier : à Tomas De Launay, serrurier, parfait payement de goof 7° 8°, y compris 82° 3% qui luy sont déduits pour 821 livres et demie de fer qu'il a eus du magasin, à 2° la livre,spour les plattes-bandes, boulons, clavettes et autres ouvrages de serrurerie qu'il a faits pour fa mhghine, : 125600 nine 086" 20 febvrier : à CLaune Monraëwe, pour, avec 294 7° qui luy sont déduits pour 2943 livres et demie de fer du magasin, à raison de 2° la livre, faire le parfait payement de 31344 8° 31, à quoy montent les plattes-bandes, boulons, clavettes et autres ouvrages de serrurerie qu'il a filsas ie 6 Ne MONS NN Enter dtagoh-a 3° 23 juillet-10 décembre : à luy, pour les fers de pieux
et chevilles qu’il a livré pour les charpentes, déduction faite de 41at pour ferrailles qu’il a reçeues au magasin, ainsi que les boulons, chevilles barbues et autres fers par luy livrés pour les charpentes des isles de la machine (28:pi}e: Éssundes fab don Rss sara atgfiaté" 10-23 septembre : à Gizzes Monraee, sur les bou- Jons et chevilles qu’il fournit (2 p.)........... 16of 5 mars-17 décembre : à Pernezce, sur les équipages de soupapes qu’il fournit (6 p.).............. 80oft 18 juin : à Massor, pour cent échantignolles, à 40°, qu'iltà Hyrées. à 4 Lies men 25 juin-17 décembre : à Fonpan et Bourré, sur les fers d'équipages qu’ils fournissent (9 p.)...... 5oooû 2 juillet : à Louis pu Vaz, pour 1158 livres de fer, en chevilles barbues, assemblages et boulons qu'il a pechez dans la rivière, à 6% la livre... ........ 28H 19° À Cucv, pour, avec 18ott 8° qui luy sont déduits pour vieux fer qu'il a reçeu du magasin, faire 3384 3° 10°,
A ST et de
parfait païement de 1769 livres de fer façonné en chevilles et fers de pieux, à 13% le cent. ... 1574 15° 10°
10 septembre-17 décembre : à luy, sur les boulons, chevilles barbues et rondelles qu’il a livré (6 p.).....
APRES CR EAN END r te a 437 6000 13-920 aoust : à Piron, parfait paiement des fers de pieux qu’il a livré (a p.)............ ... 6ost 5° 7°
9 octobre: à luy, pour 1881 livres de ferrailles en fers de pieux et tiges, à 13# le cent, et 467 livres de fer en chevilles et radiers, à 4° la livre, qu’il a fourni pour HT CES LS A LOT RNA EME PAT RER 337 18° 7°
19 novembre : à la veuve Laxpry, pour 4066 livres de fer qu’elle a livré pour la machine, à raison de got 3654 18° 9° Somme de ce chapitre.. 1494964 17° 10°
lé ie en PARLE NPA Er RER Lis
OUVRAGES DE CUIVRE
16 janvier-23 septembre : au 8° Le Ronp, bourguemestre de Liège, à compte des corps de pompe qu'il fait pour la machine de la rivière de Seyne (3 p.).. 9000!
21 febvrier- 26 mars : à Maraieu Derserr, fondeur, à compte des ouvrages de cuivre qu'il a livrés pour la machine (3 ps. he... ASE TIR 1900
3 avril- 2/4 décembre : à luy et son associé, pour, avec 15834 de potin qu’ils ont reçu du magasin, à 10° 8°, faire le paiement des ouvrages de cuivre qu’ils ont livré pour la machine (21 p.)............ 129244 19° 4°
30 juillet : à eux, sur les cuivres qu'ils ont livré pour les coudes des corps de pompes et pour les pailles de CA LUE D DS PEL RP ET MAT Ha th sk es .. 1000f
12 mars-0 octobre : à Normer, marchand, pour le paiement, déduction faite de 937 livres de potin, de deux robinets et une soupape de cuivre de 8 pouces qu’il a livrés et autres ouvrages de cuivre qu’il a fournis pour la maine (SR nee Sa di (00m ND A 308751 4° 8°
Somme de ce chapitre... ...
PAYÉ
26 mars-24 décembre : à Grorces MarcaanD, paveur, sur les ouvrages de gros pavé qu’il a employé sous les grands chevalets de la machine de la Chaussée (Sp vues sonnéahis cubisit sonde oo
2 juillet-12 novembre : à luy, sur 280 thoises de pavé qu’il fait au chemin de Versailles à la Chaussée Didi morue. mous a bles LRO
19 avril : à Le Jonezeur, sur le pavé des aqueducs depuis le regard qui reçoit les eaux de la machine. 600
13 aoust : à Le Cerr et Leresvre, sur le pavé de
| libage qu’ils ont fait sur le gros esperon de la ma-
chine: 2h24 04 Menara doott
9 octobre-19 novembre : à PerirsEan, pour son parfait paiement des ouvrages de pavé de libage par luy fait aux digues sur les isles de la machine (9 p.).. 1598 10°
Somme de ce chapitre. ..... 1195att 10°
PLOMBERIE
9 janvier-12 mars : à Lucas, plombier, pour, avec les sommes reçeues depuis le 3 octobre 1683 jusqu’au 5 du présent mois, faire le parfait paiement de 28086, à quoy montent les plombs qu'il a livrés à la machine depuis le 32 septembre dernier jusqu’au 25 febvrier dermier, non compris 41564 5° pour 8312 livres et demie dle soudure des réparations de la tour, qu’il a à recevoir sur La Haye, plombier (6 p.)..:......... + 13986N
20 febvrier-5 mars : à luy, sur le plomb qu’il a employé aux tuiaux de la {our de la machine (3 p.). 45oof
19 mars-2 juillet : à luy, parfait paiement des plombs et soudures qu'il a fournis depuis le 25 febvrier dermier jusqu’au 24 juin ensuivant (10 p.). 124174 0° 9°
9 juillet-24 décembre : à luy, sur ses ouvrages de plomb en tuyaux et soudures (17 p.)...... ... 7300
6 febvrier : à ses compagnons employés pour la réparation des tuiaux des puisards .............. 66H 5°
19 mars : à La Haye, plombier, sur les ouvrages de plomberie qu’il a fournis à la machine en 1683. 1000
Somme de ce chapitre... .. 392698 5° 9°
FOUILLES DE TERRES
16 janvier : à Jean Crosnier, de Luciennes, parfait paiement de 306 10° pour ouvrages de rigolles faits aux lignes parallelles aux chevalets de la machine de la riwière de Seyne ..,.:... SORTE VOLE Un CE 66 10°
23 janvier : à luy, pour 15 thoises de terre qu’il a enllevez pour le rélargissement du pont sous les grands chewalets de la machmeisisiue ssh aiol ui in sue 30ott
5 mars : à luy, pour avoir enlevé 23 thoises cubes de tierre pour applanir le terrain et garnir la muraille à costé des petits chevalets de la machine du costé de Bougialiiiiés aide iv de Lies ne 1 hot 5°
À Juan-Baprisre Cnosnier et consors, parfait paiement de A5o8tt 8°, à quoy montent les terres qu’ils ont enlevées au rélargissement de la rivière neuve. 6584 8°
23 janvier : à pe Beco et Beaumowr, pour avoir enlevé des terres aux tranchées de la rivière neuve de lad. machme. . ..:. M PT NET HAS 24 got 6° 4Ÿ
16 avril: à eux, sur la glaise qu’ils fournissent dans Ha grande pièce d’eau à my-coste............. 150N
12 mars : à mx Bec, à compte des terres qu’il transporte pour aplanir les murailles du réservoir d’à mi-coste detatmacinel lu. :.li x, ch ENORER SRE 15ott
19 mars : à luy, sur les terres qu’il voiture dans le réservoir à mi-coste........... AE Ni the Bof
3 avril : à luy, pour 92 thoises 1/3 cube de terre qu'il a enlevé au-dessus du réservoir à mi-coste, à 50° la thoise, et 6 thoises pour garnir derrière le massif, à 4o°..... . o4oh 16° 8 à Augé et Beaumowr, parfait
11 juin-3 décembre :
paiement de 45861 11° 4°, avec 36K 9° qui leur sont déduits pour douze brouettes qu’ils ont eues du magasin pour 498 thoises 1/2 cubes de glaise qu’ils ont corroyé h100t 11° 4
30 janvier-5 mars : à Marreun, pour les terres qu’il
au réservoir à mi-coste (13 p.)...... nt
a enlevées près le pavillon et au chemin de la chaussée (SD ENT AAA A ETS AL . 1692f9°
26 mars : à luy, pour les lerres qu’il a enlevées pour une rigolle à la décharge des tuiaux dans les vignes pour les moulins de Louciennes et autres endroits. 103 11° 84
9 avril : à luy, pour 55 thoises 1/4 cubes de terre qu'il a enlevées proche le chemin de la chaussée, pour remplir un trou sous les grands chevalets de la ma- Chine Pa EM MN AR ere t nr US ER 110 10°
23 avril-18 juin : à luy, pour son paiement de 51 thoises 1/3 cubes de terre qu’il a enlevées proche le puisard à mi-coste (2 p.)......... so 0 ua 7:0"
17 septembre : à François Mareuw, pour 35 thoises cubes de terre à corroyer qu'il a voituré dans l’estang des Graissets, à 50° la thoise.............. 87% 10°
5 mars : à BacueLarr et consors, parfait paiement de 8727" 1° 8°, à quoy montent les transports de terre par eux faits pour l'élargissement de la rivière. 30274 1° 8°
12 mars-9 juillet : à Racine, pour les terres qu'il a enlevées le long des petits chevalets traversant le chemin de la chaussée pour poser les nouvelles conduites d’augh96# 22 avril-9 juillet : à luy, pour 55 thoises cubes de
mentation, et le long des balanciers (7 p.)...
terre qu'il a enlevées pour garnir les acqueducs de Bou- Gale pese LA MONNAIE 110 16 avril : à LereBvre, à compte de la fouille de terre qu'il a faile en 1682, pour l'entrée et sortie des acqueducs, depuis le deuxième puisart jusqu’à la tour de la IHM ANR, LEA PACS Us T di 14007 18 juin : à Rarrow, sur 3000 sommes de caillou de vigne qu'il a livré, à 2° 6% la voye............ 3ooft 16 juillet : à Guiczaume Bourry, pour 34 thoises cubes
de terre qu’il a enlevées pour garnir les aqueducs du ... 634 19° 8°
chemin de Versailles....,:,...,....
23 juillet-13 aoust : à Micuez, pour 33 thoises 2 pieds 6 pouces cubes de caillou qu’il a enlevé, à 4H 15° 168 14° 74 30 juillet-17 décembre : à Aunicer et ses associez, sur
la thoisé (a p.):.2,.5.10 RAR tete
les terres qu’ils ont enlevées dans l’isle la Loge et mises dans le canal de la machine (14 p.)..... -.. 10530
13 aoust : à eux, pour 102 thoises cubes de terre qu’ils ont enlevées à costé des pelits chevalets, proche le puisard àtmi-008te, Lie LU ee star 2551 à Gaurier, sur les terres
24 décembre : à eux, sur leurs terrasses . .... 13 aoust-24 décembre :
qu’il transporte pour garnir les murailles au bout du réseryoir à my-coste (3-p.)..:.:.,,.1: TAUIR k5oï 27 aoust-29 octobre : à luy, parfait paiement des terres qu’il a enlevées pour exaucer et applanir la terrasse du pavillon et sous les grands chevalels de la machine (5 Ress SR A AA D Mn
novembre : à luy, parfait paiement de l’enlève
ment des terres autour de la terrasse du pavillon de 3314 9° 9%
13 aoust : à Bernin, pour 39 thoises cubes de terre
Marly (a p.)..:... PA A SEE OR ES
qu’il a enlevées le long des petits chevalets et ailleurs, à 1464 19° 61
20 octobre : à luy, sur les moïlons qu’il tire dans le
Sotdathoise, 0001 D A NE PA
Canale a A RP ROR ES Er net FÉAsanee A SD ON
10 septembre : à Jaques Lécer, pour 87 toises carrées de gazon qu’il a fait autour du réservoir près le pavillon, 65H 5°
10 septembre-17 décembre : à Cuerry, terrassier, sur
à 415 dalthoiseh ii herbe Dot
les terres qu’il a enlevées pour aplanir dans la rivière au-dessus du moulin Allard prez la machine, et sous les
PÉRROE AO HAL OO
grands chevalets (6 p.)..
Somme de ce chapitre. . .:
OUVRAGES EXIRAORDINAIRES.
9 janvier- 14 décembre : au s° pe Rowas, calfateur, pour le goudron et bray qu’il fournit pour la machine de la rivière de Seyne (a1 p)::142....04..: 44 .805ott
26 mars : à luy, pour ouvrages par luy faits avec ses compagnons pour goudronner des tambours, patenostres et flambeaux pour la machine............. Goatt 9°
16 janvier : à Racine, vuidangeur, pour, avec 30 qu'il a cy-devant reçu, faire le parfait paiement de 165 pour ouvrages faits dans le puisard et dans le réservoir des sources de la machine..................... 1354
23 janvier : à Rarrnow, pour le loyer de deux chambres garnies depuis le 9 octobre jusques et compris le
15 janvier, à raison de 15 par mois........... 45H
26 mars : à luy, pour moïlons, paille, lattes et essieux de fer qu'il a fournis pour la machine. ....... 734? 26 novembre: à luy, pour 74 thoises de tuiaux qu'il a posé derrière la machine sur la grande digue. 55 10° 16 avril-18 juin : à Gices Rarrronr et sa veuve, pour le loyer de sa maison occupée par le magasin et forges de la machine (a p.)................ 200 6 febvrier-12 mars : à Juzren Pays!, tanneur, parfait paiement de g20f pour 92 cuirs de vaches qu'il a livré pour calfeutrer les coursières et les baches des puisards de la machine (3 p.)............,..4.2rmmoû 16 avril-10 décembre : à luy, parfait paiement des cuirs de vaches qu'il a fournis (9 p.)......... 2650 13 febvrier-29 octobre : à GexriL?, parfait paiement des flambeaux, chandelles, huile de navette et autres fournitures pour la machine (6 p.)........ 896 13° 20 febvrier- 29 octobre : à Lanczois, cordier, à compte des cables et autres cordages qu’il a livrés pour les équipages des baches du puisard à my-coste (2 p.). 374 °° 16 avril : à luy, pour 278 livres de cordages, à 6°, huit mannes et sept hottes, à 12° la pièce... .. got 8° 16 juillet : à luy, pour 73/4 livres de cordages qu'il a livedu 30€ lé bre A HA Re oo 19 mars: au s’ Harzen, marchand, pour 383 livres d'huile de navette qu'il a fourni pour graisser les mouvemens de da machine... nr ee 6m D" 19 mars : à JEAN SIANE, charpentier liégeois, pour le voyage qu’il a fait en Normandie, pour visiter les forges où l’on fait les tuiaux pour la machine. ....... 150k 26 mars : à Maizcor, pour cinquante mannes d’ozier qu'il a fourni pour employer sous les pompes de bois de 1 TRACE à do ee PNG a re odim ve at ot O0:
3 avril : à Guizraume Crosnier et François Gacnay, tonneliers de Lucienne, pour avoir relié 206 barils de godron et 29 barils de bray et fourni les cerceaux. . ... TS RER LÉ NE ee LEA dede ae à DE ide 9 avril-29 octobre : à Cozror, marchand de bois, pour les planches de batteau qu’il a fourni pour la manel D en LE Me MMS Eee cie ge st CAT:
9 avril-26 novembre : au s° Dannauzr, pour trois quartiers du loyer de sa maison occupée par le s° DE- VILLE et par une forge et une autre place où travaillent les menuisiers de la machine (3 p.).......... 375 26 juillet : à luy, pour deux cents de moïlon, pris des démolitions de son jardin, qui ont esté employez à la. machine, à aoft le cent, 5. 4,4234,4.. 21244 on
! Ou LE Pays.
? Ou GEnrx.
16 avril: à Porsson, peintre, sur les peintures qu’il a! faites au pavillon... ..,.. 15ot 16 avril-27 aoust : à François Derarie, charon, pour quarante brouettes, à 3H pièce, et six échelles, à 3° 6° lepied (3 p:):: 20.440400. 2 19515?
11 juin : à Esrrenve Lecowre, charon, pour vingt quatre broueltes............:4...,..,.4..2 608 11 juin : à Lancuois et Parzuarn, charpentiers, pour leur paiement des ferrailles qu’ils ont attachez au mouvement des équipages du grand puisard. ...,... 24of 29 avril-18 juin : à Marmeu Esmerv, pour 5350 de bardeau, à 20tt le milier, qu'il a fourni pour couvrir les vis des vannes de la machine (a p.)........... 107 16 may: à Rexarp SWwaLE, pour son remboursement de la dépense qu'il a été obligé de faire pendant six mois qu'il a esté au pays de Liège pour prendre soin des corps de pompes et des fers qui s’y font, et par gratificalion en considération de ses soins. ......... 9oo 3 septembre : à RENNEQUIN SwaLEM, pour remboursement de quatorze bésigues, quatorze coïgnées et treize piochons qu’il a acheptez pour lutilité de lad. machine, et pour le port desd. ustencils............... 1028 25 juin : à Maznerse, pour 7 mois 1/2 du loyer de sa maison occupée par un piqueur, à raison de A5! par NULS VA AN PE RAR AO ECS in SRE SA ESS RE AS AE CN À Gopgrroy, chirurgien à Bougival, pour les pensemens qu'il a fait à dix ouvriers blessez à la machine. À Mercer, vitrier, pour les ouvrages qu’il a faits au pavillon et au grand puisard............... 2199° 16 juillet-13 aoust : à Nicoras Cnerry, pour 133 thoises de longueur qu’il a nettoyé aux acqueducs des sources de Bougival (2 p.)................. 1334 30 juillet : à Cuarces Fourner, pour les planches de batteaux qu'il a employées pour les racinaux et plattesformes du réservoir à mi-coste............... 100N À Jacques Dupuy, pour huit thoises carrées sur un pouce d'épaisseur de bois de noyer pour employer à faire des poulies pour lever les corps de pompes de la machine, à raison de 5 10° la thoise, et 5K pour la voiane a ER AR TE Me ere ON 13 aoust-10 décembre : à Micaez Descaawes, sur le calfeutrage et godronnage aux grands chevalets (9 p.).. OR US SE D tac eu MODE 13 aoust-29 octobre : à Ducaewiw, à compte des planches pour les aubes des roues, qu'il a livrées de provision: (a pi hi synapse rte BON 20 aoust : à ApniAn Augry, pour avoir nettoyé cent
thoises de long des aqueducs de Bougival, à 20° la thoise. SPP EAN SA EN OR EN MURE RE A Se AE ut eus Op 3 septembre : à Esrienne Granion, pour douze élbauchoirs, deux passe-partouts, six fers de scie, douze tarières, six vrilles et six triquoises ! qu'il a fourni. 5ah 5° 6° À Jan Loxcar, pour plusieurs échelles et une ciwière Que ou Le Rues Ro slot am Qt 17 septembre -17 décembre : à Taevener, chirurgien, pour paiement des pensemens et médicamens qu’il a fait à trente-deux ouvriers qui ont été blessez à la machiae (api ba em es Le Rif "get dés eqiia D" 23 septembre : à Dssnoyers, charpentier, blessé en travaillant à la machine, par gratification.. . ..... 30h 29 octobre : à Bapyx, pour sept cuirs qu’il a envoyez de Namur et de Maubeuge... .......... 2034 16° 3° à Nicocas BerniN, par gratification, en considération de ce que son cheval a esté tué dans le canal proche la EN LE és ROION
12 novembre : à Jrax Mann, terrassier, qui s'est
fnachine 22 RATS A
blessé en travaillant à la machine, par yratification. 30ot 19 novembre : à la veuve Monrauvonx, par gratificalon, en considéralion de ce qui luy a esté pris deux chevaux en travaillant aux transports des terres pour le remplissage du canal proche la machine......... 8of Au s° Prousr, pour huit cuirs forts de Liège qu'il a LT RARES Date ASS ER shoes Rai 10 décembre : à luy, pour son remboursement, tant de neuf cuirs forts qu’il a acheptez à Liège pour la machine, que des frais et port d’iceux jusqu’à Sedan. 2864 26 novembre : à CuamBon, pour un batteau chalan qu'il a livré pour emplir de pierre et mettre à fond. 5ot À ABraHam, pour un chassis ou vanne de cuivre qu'il a livré pour le regard du chemin de Versailles. 634 16° 17 décembre : à CLémenr Rory, qui a eu la jambe cassée en travaillant, par gratification.......... 30 2h décembre : à Arexis Mercier, pour son paiement de cinq miliers 900 de coings qu'il a livré pour les chevrons de bois des grands chevalets........... 3548
OUVRIERS À JOURNÉES
9 janvier-24 décembre : aux serruriers, charpentiers et gens de journée employés pour l'entretien des mouvemens de la machine de la rivière de Seyne, pour l’année 1084143 phscisias reserve" 2700m 69
A juin : à ceux qui ont travaillé sous Racine au régalle-
! Les tricoises sont des tenaïlles servant à déferrer les chevaux.
ment des terres à costé du puisard à mi-coste pendant
cinq semaines... .... baie f
séssssess 2961 9° 10
20 aoust : aux charpentiers qui ont travaillé au réteblissément des chapeaux sur la grande digue de ia me- SR IS: HEMTBRS
Aux glaiseurs qui ont corroyé la glaise de dessous et
Chine ag és AR a
derrière le mur de douve qui a esté relevé au réservoir 1094 16° 8° 3 septembre : aux ouvriers de Berri, employés à
drmay-chple este Jatiéé cast tatteies l'enlèvement des immondices du réservoir à my-coste.. . Ua à na Vu (DONS SUR NT ARRETE Ps niie : : lg 4.8 26 novembre : aux mesmes, employés au régallement des terres et moilons au derrière dés esperons pilots de 381 1° 6° 17 septembre : aux ouvriers qui ont travaillé aux digues dB Chaton SL at MAN dt on
contrefonts/desasless:: 21e Res Le.
oi 16°
19 octobre : aux godronneurs employez à clouer les bandes de plomb sur les joints au fond des coursières bus: Do0N 04
19 novembre : aux matelots et manœuvres employez à calfeutrer les recouvremens des joints des madriers dans les coursières de la machine. ..,,.. a4ot 15° 64
dela rachine it ee en ra
26 novembre- 24 décembre : aux ouvriers de Gavwrter employez à porter et charger le caillou dans les batteaux pour remplir les trous faits sur la grande digue par la raue:dles coux (9 Di, 222 dites «! 7oal.7°
Somme de ce chapitre. ... 191784 5° 11°
ÉGLISE DE L’ANNONCIADE DE MEULAN
3 septembre : à ALAIN, entrepreneur, à compte de la
maçonnerie qu'il fait aux bastimens des religieuses de
l'Atnonciade de Menlan::.185,1,: "2 ,.4: 3000 À Perir, charpentier, sur ses ouvrages. . ..... goot À Curor, serrurier, sur ses ouvrages. ...... 10008
11 octobre : à Le Lican, menuisier, sur la menuiserie qu'il fait aux quatre autels,.,..,.........., Boot 5 novembre : à Noëz Moreau, couvreur, pour les réparations et couvertures qu'il a faites à l’ancien basti-
ment dud couvent ns 49000107
À Pierre Banesr, serrurier, pour ouvrages de serrurerie et fer qu’il a fournis aud, couvent... 1744 3° 3% À Louis Ausour, pour rétablissement des vitres aud, bastmien de cos LOT it 30 novembre : à Bernarp, sculpteur, parfait paiement de 53of pour ouvrages de sculpture qu’il a fait, tant au fronton, vaze et croix au-dessus qu’au dedans de lad.
a de JON
Somme de ce chapitre... ... 6159 5° 1°
MUST Cu ee Ut
COUVERTURES DES MAISONS ROYALLES
»3 juillet : aux nommez Camay et Cnammois, couvrewrs, ayant l’entretenement des couvertures du chastea de Compiègne, pour leurs gages des six premiers mois 1684, à cause dud. entretenement. ...... 9200f
10 septembre : à Esrigxne Yvon, ayant celuy des couverttures des Maisons Royalles de Versailles, pour lesd. entretenemens pendant les trois premiers mois 1684, sçawoir : 6goft 16° 8° pour les mois de janvier et febvrier, sur le pied de l’ancien marché qui estoit de 4145 par an, et Boot pour le mois de mars, suivant le nouveau marché, à raison de 6000 par an..... 11908 16° 8° 13908 16° 8?
Somme de ce chapitre... ..
Q janvier : au s° pe Guippevilze, pour son remboursement de cinquante-quatre pièces de bois courbes, six petits mats et trois barils de clouds qu’il a acheptez pour servir aux Bastimens du Roy, et pour le transport desd. 858h 4°
9 janvier-12 novembre : à Gagriez Morin, voiturier,
marchandises du Havre à Rouen...........
pour avoir voiluré par eau de grands Termes de marbre venus de Rome, depuis Rouen jusqu’à Paris (2 p.). 25ot
9 janvier : au s° DE Rarason, pour deux bustes de bronze, l’un de Caracalla et l’autre de Mitridate. 6oot
16 janvier-3 avril : au s° Gassecrain, sculpleur, à compte de plusieurs figures qu’il a coulées en plasire dans les moules d’après l’antique, les avoir monté dans la gallerie du palais Brion et les réparations par luy faites à quelques-uns desd. moules, en 1682 et 1683 18061 a7 febvrier : à luy, pour avoir coulé en plastre et en
cire les figures de la Flore, du Laocon et de l’Hercule. NÉS RP TR NRA EI OO ON 16 janvier : au s° pe Lumerr, trésorier général de la
ss ss
marine, pour remboursement de pareille somme payée à Toulon, tant pour divers ouvrages de marbre qui y ont esté acheptez pour le service du Roy que pour l’entrelenement du jardin de lad. ville appartenant à S. M., servant à reposer et repeupler la quantité d’oignons de fleurs qui s’envoyent tous les ans pour les jardins des Maisons Mi du uaL AU LERMQUP LC LEN 100391 15°
23 juillet : à luy, pour remboursement de ce qu'il a paré pour la dépense faite au Jardin du Roy, à Toulon, perdant les six premiers mois 1684...... 1534 10°
23 janvia : ‘us’ Houasse, peintre, pour rembourse-
ment de pareille somme par luy payée pour faire porter divers tableaux du Roy de Paris à Versailles, pendant l'annee !r0891, 110 NRA RARE SE LUE Ra au
À Vincenr Le Roy, menuisier, pour ses ouvrages de menuiserie et quaisses de sapin qu’il fait pour voiturer des bustes et statues de marbre de Paris, Vincennes et 3064 3° 4° À Epme Giranni, menuisier, pour quarante-deux
Limours à Versailles! 40 EN mu
quaisses de sapin pour porter des bustes de Paris à Ver- 195 11° 8°
30 janvier : à M. ne Laronp, intendant en Franche- J ,
salles 12. AR ARR RME NE AR VAE 22
Comté, pour remboursement de la dépense faite pour enquaisser el voiturer, de Bezançon à Auxerre, les slalues 319 8° Au s° Lanerois, pour plusieurs pièces d’histoires,
de Jupiter et de Junon........ RSR ER EN
plans et desseins de figure, qu'il a fourni pour le service dép MU: 10 IS ND SE NOR REA NPD Se
6 febvrier-15 octobre :
de LED AUS au 8° Ccerx, banquier, pour remboursement des lettres de change qu’il a envoyez à M. Auecor, ambassadeur à Venize, pour le paiement des brocards qu’il a acheptez pour le service du Roy (6 p.). 36625 29 octobre : à M”° Amgcor ou au s° AUBIN, pour rem-
ss... ose ss...
boursement de pareille somme payée par M. Auecor pour les frais de voiture de trois caisses de brocards qu’il a envoyez pour le service de S. M... ..... 1500
25 juin : au s° CLerx, savoir : 8481 19° pour trentesix planches de cuivre pesant 1724 livres, à raison de 9° 10° la livre; Aoogft 13° pour 219 torches de fil de laton pesant 60592 livres, à raison de 13° 3° la livre; 2955 14° pour 14 pièces de canon de métal pesant 4955 livres, à raison de 11° 11° la livre; 25374 11° 6° pour cent pièces de plomb d’Angleterre pesant 29500 ivres, à raison d’un sol 9° la livre, et 17199" 14° pour 32398 livres de potin jaune, gris et cloche, à raison de 10° 7° la livre; le tout livré aux magasins du Roy par led. (D APN L'ÉAE NCA EE PE CS PES ES RC LR AA:
26 mars-25 juin : à luy, pour son parfait paiement de 2h25 pièces de plomb de Hull, en Angleterre, qu’il a fourni dans les magasins du Roy, pesant 715360 livres, 620654 1° 6°
30 juillet : à luy, pour 289 miliers de plomb de Hull
À rai sad 1v € à raison de 1° 9° la livre (2 p.)..... AE
qu'il a livré pour le service de S. M., à raison de LE ANT 0 Ce 1. Ce NPA PAPERS APRES SREUT.E [ LEE
20 octobre : à luy, pour 702 pièces de plomb d’Angleterre qu'il a livré à Marly, pesant 207090 livres, à raison de g1# 13° 4° le milier, et 9 3° Ale cent..... al ho euh AE nie 1SaT EE ro’
10 décembre : à luy, pour 241015 livres de plomb
de Hull qu’il a fait venir d'Angleterre à Marly, à raison de get 14" le mien. .,.,44....43,, moahatt
A luy, pour 4406 livres d’estain qu’il a fait venir de Londres à Marly, à raison de 59h 7° le cent. 26154 13°
9 octobre : à luy, pour quatre cents barils de goudron, et la voiture de Cherbourg à Marly. 3991 10° 64
20 octobre : à luy. pour remboursement de ce qu’ila payé à Londres au s° Varzuanr, pour employer en achapt de médailles pour le service de S. M... ....... 92000
6 febvrier : à M. ne Fiouser, légataire universel de feu M. le duc pe Verveuz, pour le payement du prix du cabinet de médailles, tant anciennes que modernes, acheptées pour le service de S. M........ .. 14oo0t
13 febvrier : à Pigrre Varisse, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées, tant au Palais-Royal et aux Tuileries qu'ailleurs, 4644.20. DO 44
12 mars : à la veuve La Tour, pour avoir relié, tant en maroquin qu’en veau, plusieurs grands livres de figures pour Je éervite de SM: Le. tam
Au s° Boizeau, marchand droguiste, pour douze livres de cochenille mestèque’, pour servir aux teintures qui se font aux Gobelins, à raison de 17 la livre... août
3 avril : au s° Fossier, garde des magasins, pour remboursement de plusieurs dépenses faites en 1682 et 16084640; DRE RUE PR PC RAR AE NET te
16 avril : à luy, pour remboursement de ce qu'il a payé pour 1182 pieds de superficie carrée de sciage de marbre, tant blanc veiné, délivré pour des cordons de bassins, que blanc statuaire pour des figures, du Languedoc pour les bassins, et vert de Campan pour archilecture, à raison de 19° le pied............ .. og! 4°
20 may : à luy, pour son remboursement des dépenses faites à faire débiter des cordons de bassin de MAD Nb mAURe ss te TIDADIE NO
23 juillet : à luy, pour ce qu’il a payé pour la descente d’un bateau chargé de dix-huit caisses, venues de Rome, depuis le Mail jusqu’à Sèvres, et pour les avoir fait décharger et mener à Versailles... ........ 253
13 aoust : à luy, pour remboursement de pareille somme payée à divers marbriers et sculpteurs pour avoir scié 1239 pieds 3 pouces et demi de marbre, provenant des blots délivrés auxd. marbriers et sculpteurs, à raison de 29" le pied, lies ue < :7OU 74367
9 avril: au s° Raïnssanr, pour remboursement de la dépense faite pour l'acquisition et le transport des médailles de feu M, le duc D£ VerNEUIL .......... 9708
* Sorte de cochenille venant de Mestèque, dans le Honduras, et qui est réputée la meilleure. ( Dict, de Trévoux.)
Au $° Le Mons, Lorrain, à compte des bordures de tapisserie des portières qu'il fait pour le service du op se as es ete esters a ON
16 avril : au s° ne Monweu, pour le prix de 687 médailles ou médaillons d’or, et d’un médaillon d'argent, mentionnez au catalogue sur lequel a eslé expédiée l’ordonnance en forme, lesd. médailles acheptées pour le ROp ei at RE Are si te EbS FABODON
22 avril-25 juin : à Jaques Porrraicr, menuisier, parfait paiement de 1306 5° pour fourniture et façon de caisses pour l’orangerie de Fontainebleau (2 Dies LS EU RO LE ete eh te LS TA nOOR 5
29 juin : à luy, pour avoir fait descendre, du port Saint-Paul à la porté de la Conférence, deux batteaux 3814 14°
16 juillet : à luy, pour caisses qu’il a fourni et autres dépenses, depuis le 30 juin jusqu’au 15 juillet. 25ott 5°
chargés d’orangers envoyez de Gennes......
2 may: au s° pe Lacnapezce, pour les frais de voiture d’un baril de posselane? de Toulon à Paris... 334 16° 29 may : à luy, pour ce qu’il a payé pour voiturer des statues de Langres et d'Arles à Paris, pour Sa Ma- JeBhés 4 sie Sel Es te a 6808 ai" 2 may : à Nicozas Ricnox, voilurier, pour voitures qu'il a fait depuis 1683 jusques et compris le 1° avril UD AE SE PAS ON ET A MAP RP AE LUS LT D:
11 may : au s° Marin, 6ooof qui doivent luy estre payez, sçavoir : 3000! à Carcassonne et 3000 à Bagnières, à compte des marbres du Languedoc et des Pirennées qu'il a ordre de faire venir pour le Roy. 600oft 30 juillet : à luy, pour employer à Toulouze en achapt de marbre du Languedoc. ..... RAS Le Se 12000 17 septembre : à luy, pour les entrepreneurs des marbres du Languedoc et des Pirennées à Toulouze. .. rate Re a) Te A ee D LC Lt et A LOOON 14 may: à Taigrar et Nicor, voituriers, pour le port des caisses pleines d’oignons de tubéreuses qu'ils ont voiture de Lyon à Paris. 444. 1274 16° Q juillet : à eux, pour la voiture d'Auxerre à Versailles de deux grandes caisses de figures et pour celle de cinq soupapes depuis Paris jusqu’au port de Valvin. 4744 10° 19 may-27 juillet: à François Gouson, charpentier, parfait paiement de 1100 thoïses de fossez faits autour des futayes abbatues dans le pare de Vincennes, à raison de 10 Ja thoise (4 p.)5::4424,,.,00.550# 3 seplembre-11 octobre : à luy, parfait paiement des
* Ou pozzolane, sable venant de Pouzzoles, près Baies, et qui servait à faire le ciment qui s’emploie sous l'eau. ( Dict. de Trévour.)
barrières de charpentes faites autour des futayes abattues dans le pare de Vincennes (2 p.)........ 919 6° 4
12 juin : au s° p£ Vauvré, intendant de la marine à Toulon, pour son remboursement de ce qu’il a avancé à Esprir Basrine et François Frasser, ouvriers en possolane, sur les frais du voyage qu'ils font de Toulon à Versailles, pour le service de S. M.............. 900
20 aoust : à luy, pour remboursement de ce qu’il a payé à deux matelots vénitiens pour leur voyage de Tou- Jonta Versatos RE OR EU 60!
3 décembre : à luy, remboursement de ce qu'il a payé au s° Jacomo Brossannr pour le voyage qu'il fait au
Havre pour conduire la statue équestre de S. M. en-:
voyée de home ii SN en LS LS of
18 juin-6 décembre : au s° Pipauzr, entrepreneur, sur les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il fait au chasteau de Monceaux (10 d.)........... 14600
18 juin : au s° Dusois, pour remboursement de pareïlle somme payée pour le port, d'Arles à Lion et de Lion à Paris, de plusieurs caisses de figures de marbre et d'orangers destinez pour S. M....... 45634 9° 10°
9 juillet- 922 octobre : à luy, pour son remboursement de ce qu’il a payé aux nommez La France et Donvirze, soldats invalides, pour leurs journées pendant les mois d'avril, may, juin, juillet, aoust et septembre, à raison de 20° par jour, ainsi qu’à d’autres invalides employés tant à Vincennes, Meulan, qu'à l'église des Invalides CS DOTE ME MURS DUT A de EEE RON
25 juin : au s° Cameron, pour, avec 75 reçues du s° Lexranr, faire le parfait paiement de la dépense qu’il a faite à la conduite des orangers de Rapallo, près Gennes, depuis Arles en Provence jusqu’à Paris, et Loo par gratification, en considération de ses soins et pour luy donner moyen de s’en retourner en son pays. . EE MMM lee nt a DS ed PT A 197
Au s° Cnérow, pour remboursement des frais qu'il a faits à la conduite des caisses de figures de marbre venues de Rome jusqu'au port de Sève.......... 150
Au s° Lucas, plombier, pour ouvrages de plomberie qu’il a faits au rétablissement de la conduite des eaux de la Samaritaine au grand bassin rond des Thuilleries. . . + PARTS de LD En DANS TS LRU de da OUT 1 08
25 juin-17 septembre : au s° pe La Foresr, pour son remboursement des dépenses et fournitures et autres choses employées au rétablissement de la pompe de la Samarilaine, depuis le jour qu’il a esté préposé à la conduite jusqu’à ce jourd’huy (2 p.)...... 2684 14° 11%
16 juillet : à Rourcor, marchand, pour 24 livres pesant de cochenille qu’il a fourni pour servir aux tein-
tures qui se font aux Gobelins, à raison de 14H 10° la ANR SON RAR SP RE RAR 0 Ÿr DU
Au s° Henauzr, marchand de tableaux, pour un tableau de Juzes Romain représentant la Circoncision... . une a 4 es dde inde denis Most i à 3 0 TOO!
Au s° Jeax-Baprisre Braxe, marchand milanois, par gralification, en considération de ce qu’il est venu exprès de Milan pour monter un lustre de cristal envoyé à S. M. PAR MS Orgup EL DA RERO ts tb
21 juillet : à M. le marquis »'Havrenive, pour trois tableaux qu'il a livré pour S. M., sçavoir : deux de Paur Véronèze, un représentant l’Adoration des Trois Roys, l'autre les Enfants de Zébédée , et le troisième une Suzanne avec deux vieillards, du TinTorer.. ......... 110001
23 juillet-14 décembre : au s° Haniouer, concierge du chasteau de Monceaux, pour son remboursement de ce qu'il a payé pour ouvrages faits en divers endroits dud: chasteau (pe) 242.010 o8 do:
28 juillet : au s° commissaire Lenranr, pour son remboursement de ce qu’il a payé, tant pour la dépense de l’embarquement de la figure de la Diane , envoyée à S. M. par les magistrats de la ville d'Arles, que pour la conduite de: lan ET di due ete lot
23 juillet : à luy, pour remboursement de ce qu'il a payé, tant pour faire fouiller dans Arles plusieurs morceaux d'architecture de marbre qui y estoient enterrez, que pour la voiture, d'Aix à Marseille, d’un bas-relief ds D Us dde va OO À luy, pour son remboursement de ce qu'il a payé
d'Alexandre! ........
pour l’achapt et voiture des orangers de Rapallo, prez Gennes, depuis Arles en Provence jusqu'à Paris. . .... SUR EMNS De De Pr AE dote QUE 108 07
28 juillet-17 septembre : à Bexoisr, maçon, parfait paiement des ofvrages de maçonnerie par luy faits tant au rabaissement qu’au rétablissement des murs du pare de Vincennes et lieux en dépendans, depuis 1683 jused conan CS DA) 4 nu du enter du 0 eD8M 6!
13 aoust : à Le Vasseur, relieur, pour avoir relié vingt-huit volumes in-4° en maroquin et un en veau, des Descriptions de la gallerie du chasteau de Versailles. TS Eu A MMS dd Dati M RAT
À Rocer, serrurier, pour ouvrages de serrurerie faits pour le rétablissement des portes du Cours-la-Reyne, pendant les mois d’avril et may dernier. .... 3554 10°
20 aoust : au s° Tourneror, à compte du voyage qu’il va faire pour chercher des simples....... 1000
! Le fameux bas-relief de Diogène et Alexandre, par Pierre Pucer, aujourd’hui au Louvre.
IMPRIMERIE NATIONALE
27 aoust : à Janson, vitrier, sur les ouvrages de vitrerie qu'il a fait à l'église du couvent des Religieuses de l’Annonciade de Meulan................. 300
A BernarD, sculpleur, sur ses ouvrages du fronton et du dedans de lad. église. .................. 200
3 septembre : à Vaupey, plombier, pour les tuiaux et soudures qu'il a fournis à faire une conduite neuve des eaux de la pompe du pont Nostre-Dame, depuis le regard de la boucherie de la porte de Paris jusqu’au Fort- HÉresuen sut. La eee de ee 6854 19° 6°
À Guuxzauwe Toucner, paveur, pour la fouille des tranchées, fourniture et façon de pavé par luy fait pour lsdecondile su, LEE Au en OUN Ra eine Ji ra6 ON
À Simon Antezce, paveur, pour fouille et façon de pavé de l'ancienne conduite de la Samaritaine au Fort- Hyesques des Perl ab an dns 127 10°
Aux nommez Geruaix et pu Buisson, portiers du Cours de la Reyne, pour le soin d’avoir gardé les bois qui ont eslé coupez aud. cours l’hyver dernier... ....... 100
10 septembre : aux nommez Huserr, Cuampoz et Denis, jardiniers, pour, avec 800! qu’ils ont reçu du s' Foruonr, banquier, faire le parfait paiement de 684 pour le voyage qu'ils ont fait de Versailles aux Isles de l'Amérique, pour chercher des orangers pour le service de De Me an RER PR er SN
Au s' pe Bzaxcounr et consors, à compte et par advance sur le marbre d'Italie qu’ils doivent livrer pour le demnire de SM TES RE not
Au s° Bapy, entrepreneur de Maubeuge, pour son paiement, sçavoir : de 4334 pour 866 escouppes ? toutes faconnées, à raison de 10° chacune, et 135% pour la voiture d’icelles depuis Chastellet-sur-Sambre jusqu'à Paris, à raison de 34 15° le cent pesant........ 568#
9 octobre : à SausLanx et Evranp, Voituriers, pour avoir voituré, du port de Saint-Paul, à Paris, au port de Valvin, proche Fontainebleau, soixante tuiaux de fer de fonte d’un pied de diamètre et quatre tuiaux de plomb pour servir aux fontaines du chasteau de Fontainebleau, et cent brouettes pour y transporter des terres... 1081
11 octobre : à Gorrrox, imprimeur, à compte des planches qu'il imprime pour l'Histoire des animaux, et pour le soin qu’il prend de netloyer les poinçons et carrez des médailles du Rayures ue ,,423,n /D900f
15 octobre : à Prenre De LA Vaux, charpentier, sur les ouvrages qu'il fait au chasleau de Monceaux..... hoott
5 novembre : à Nicocas Le Roy, serrurier, pour ou-
. . Ro ! Escoupe, sorte de pelle, instrument de mineurs. (Dictionnaire de Trévoux.)
vrages de serrurerie qu'il a fait aux portes du parc et aux barrières des futayes de Vincennes........... 51 4°
À Maruieu, maçon, parfait paiement des ouvrages de maçonnerie qu'il a faits, tant pour la closture du magasin des marbres vis-à-vis le Cours-la-Reyne, que pour les réparations des offices et logemens d’ofliciers de M. le maréchal pe Vivonxe, dans la cour du Louvre. 198 7° 8°
Aux nommez pu Var et Le Jeune, vuidangeurs, pour les vuidanges de fosses et dégorgemens qu'ils ont faits au chasteau de Vincennes et au Palais-Royal. ... 143
Au s° Vazzée, marchand, pour 1035 livres de letton pur, à raison de 721 le cent, et 4oo livres de rozette fine de Suède, à 781 le cent, qu’il a fourni au s' Keccer, fondeur, pour jetter les figures de bronze qui lui ont esté ordonnées pour le service de S. M....... 10574 4° 6°
26 novembre : à luy, pour 2198 livres pesant de laton de mitraille de chaudron pur fondu en lingots, qui ont esté délivrez au s° Kezzer pour employer à la fonte des figures de bronze qu’il fait pour S. M., à raison de 68t.le cena, su ios uns Bolt" 90
3 décembre : à luy, pour le paiement de 1207 livres pesant de rozette fine de Suède, qu’il a fourni pour servir à la fonte des grandes figures d’après l'antique, à raisonde 361 de cent... ut est altighoto"af
5 novembre : à Soupron, pour remboursement de pareille somme qu’il a payée à des marbriers pour le voyage de Sablé:à: Versailles (fun AG ess a 48h
26 novembre : à Fonrisr, marchand, pour 1206 livres pesant de laton de mitraille pur fondu, livré aud. Kezuer pour employer à la fonte des figures de bronze, 41667 lercenki di ave abiaus n0ftagia*
À Cuevicrarp, pour les réparations de plomberie faites aux chasteaux et aux fontaines de Vincennes... 88# 4°
29 novembre : à Masseuin, chaudronuier, pour son remboursement, tant de la dépense des bronzes qu'il a acheptés pour S. M., que pour voiture et autres menus frais, et 200! de gratification .............. 9998
3 décembre : à luy, pour 4141 livres pesant de vieux chaudrons el rognures de chaudrons qu’il a livrés au magasin de S. M., à raison de 56H le cent....... 2318
3 décembre : au s° Poxcur, pour remboursement de pareille somme qu'il a fait compter, à Stokolm, au s° Mer- Bucue, graveur, pour luy donner moyen de venir en rames 4 Res NE TE nest den
Au s' Azzex, marchand, pour cent milliers de plomb
qu'il a livré au port de Marly pour le service de $S. M.,
à raison de gg 19° le milier........... 9859 18° 6 décembre : au s° Goserr, à compte de la dépense qu'il a faile pour niveler la rivière d’Eure...... Aooï
10 décembre : à Graxn-GuirLaume, pour la dépense qu'il a faite au modèle du pont des Thuilleries. . . 310 24 décembre : à Jrax Lion, à compte des ferremens de porte qu’il a fournis au chasteau de Monceaux.. 5ott A CuampaGne, sur les vitres qu’il a refailes aud, chas- OA 6e PS de due ee EE AU NS EN SRE ait À Gavez, serrurier, sur les réparations de serrure- D UGS A RER LORIE SR ESS AR Aux ouvriers qui ont travaillé aud. chastean depuis le 1° jusqu’au 15 décembre. .............. 99btt 19° Au s° pe Bonzaout, ingénieur romain, qui a conduit la grande statue de marbre du Roy à cheval, de Rome en France, pour sa subsistance pendant un mois qui fmira 16 1 7: du moisprochdin, 44.412,44, 880ott
Somme de ce chapitre... 38o7oof 19° 9°
des bastimens du Roy, jardins, tapisseries et manufactures de S. M. et appointemens des personnes rares en l'architecture, peinture, sculpture et autres arts, qu’elle veut estre entretenus pour son service en ses chasteaux du Louvre et des Thuilleries, Palais-Royal, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Madrid, Vincennes et autres lieux à elle appartenant pendant l’année 1684, expédié par nous, François-Micnez Le Terrier, marquis pe Louvois et pe Courranvaux, Conseiller du Roy en tous ses Conseils, Secrétaire d'Estat et des commandemens de S. M., Chancelier de ses Ordres, Surintendant et Ordonnateur général de ses baslimens et jardins, tapisseries, arts et manufactures de France, suivant le pouvoir à nous donné par S. M.
PREMIÈREMENT
GAGES ET APPOINTEMENS DES SURINTENDANT, INTENDANS, CONTROLEURS ET TRÉSORIERS DE SES BASTIMENS.
À nous, en lad. qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufaclures, la somme de 120001 pour nos gages à cause de nostréd. charge. 414 en in," 29000
A nous, en lad. qualité de lad. charge et pension attribuée et unie à icelle.................. 3000
À nous, comme Surintendant et Ordonnateur général des bastimens du chasteau de Monceaux . ..... 24o0t
Au s° Coquarr pe LA Morre, Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnaleur ancien desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages. .,...,............... Boo
Au s° Gogerr, aussi Conseiller du Roy en ses Conseils,
intendant et ordonnateur alternatif desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour {rois quarliers de ses/pages. ,, AE D Rd Ce 442 4605
Au s° pe Cnancey, aussi Conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur triennal desd. bastimens, jardins, tapisseries ct manufactures, pour trois quartiers dues) papes PAPAS ER Lee AGOEN
Au s° Le Nosrre, contrôleur général ancien desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages et augmentation d'iceux........ H11:7, Rodot 18707
Au s° Hanpouin, contrôleur général alternatif desd.
bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour » Lap trois quarliers de ses gages et augmentation d’iceux... PR NS a Et CC D PO SR UN AS à 21 LRO Au s° Leregvre, contrôleur général triennal desd. bas- , timens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois 5] +, ap quartiers de ses gages et augmentalion d’iceux.. 1133 À M° Cuarces Le Bescus, Conseiller du Roy, trésorier général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages et augmentation » P 3 RO TS NE Le on on À M° Cuarres Le Beseue, aussy Conseiller du Roy, trésorier général alternatif desd. bastimens, jardins, {apisseries et manufactures... ............... 2100 A M° Cuarzes Mawessier, aussy Conseiller du Roy, trésorier général triennal desd. bastimens, jardins, tapisse-
mestel manufactures. 44/1 iii. tatoo
Somme de ce chapitre... . 498684 18° 9°
OFFICIERS QUI ONT GAGES POUR SERVIR GÉNÉRALEMENT DANS TOUTES LES MAISONS ROYALLES ET BASTIMENS DE SA MAJESTÉ.
Au s° Le Brux, pour ses appointemens pendant lad. année, la somme de 8800 à luy ordonnée, par gralification, à cause de la conduite et direction des peintures des Maisons Royalles, et aussy de celles qu'il a, sous nos ordres, de la manufacture des Gobelins, pour, avec 39 ooît employez dans l’estat de la Maison du Roy, faire la somme de 12000tt à luy accordée par chacun an et dont il a esté payé, partant cy..................... Néant.
Au s° Bconpez, professeur de l'Académie d’architecture establie au Palais-Royal pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages... 1200f
Au s° Mansan, architecte, pour ses gages pendant dd, fée UMR LAS ait sn 10008
Au s° Dorpais, autre architecte. .......... 10008
Au s° FeziBren, historiographe des Bastimens du Roy, pour ses gages à cause de lad. charge. ....... 1200 A Noëz Covpez, peintre, pour ses gages ..... 200 AFRIQUE MA. à Le es eat ete 00 A'Ciatar Got sem... ANG RUE" a goût À Anpré Feux, aïant la garde des figures et le soin de tenir nets et polir les marbres des Maisons Royalles, pour ses gages................... hoof À Ancuier, sculpteur, pour ses gages........ 200 À Jaoues Houzeau, autre sculpteur, faisant ordinairement les modèles et ornemens, tant au Louvre qu'aïlleurs, pour ses gages, la somme de 4oof, dont il luy sera payé seulement celle de....,........... 15of À François GinarDow, sculpteur, pour ses gages. 2001 À Tomas ReGnAuDIN, idem... :........... 150 À Antoine Corsvox, idem........,........ 200 A DourS DEGROS demie Naruto À Marareu LesPAGNANDEL, idem. ........,... 15oït À Puaicippes CAFFIERI, idem... ............ 15of À Baprisre Tugy, idem 4.004031. Maoott À Prernre MAzELiNes, 1dem.....:.......... 150f À Pierre Meswarb, marbrier.. ..........,.. 3oft A "Husérr Missons idem MR LEONE MS ot À Dommico Gucex, qui fait toutes les garnitures de bronze doré des portes et croisées des Maisons Royales. À Leccenc, graveur, pour ses gages......... 100 À Israëz Sixvesre, graveur, pour faire les desseins d'architecture, veües et perspectives des Maisons Royalles, carousels et autres assemblées publiques, la somme de hooë pour ses gages et appointemens que $S. M. luy à accordé par brevet, de laquelle il sera payé entièrement. SOIR CR RE SA GR ac oo datue ie idee LOT À Gorron, imprimeur en taille-douce........ 100f À Fraxçois Vizvor, de Clermont, maisire des œuvres de maçonnerie des Bastimens du Roy, pour ses gages anciens et augmentalion d’iceux, la somme de 12001, dont il sera payé de la moitié, attendu le service actuel qu’il rend 45 Mi Sue la on de ab Rien DOON A TAN DORBIT, MACOBL desole bus dls ed ON ATJAOUES MAZIPRE Sem : ee eo ueaiiue er OO A PIERRE LHEVENOL ddem .. LUN. 4e iv ao
À Pieent Le Mairie, td, 5.620 80
À 'Miléer, Chérpentier. 2. US UNE, E /30N À Pierre Dionis, menuisier : ........,....,, 3oft A Esrrenne /GuRez dem PU Ut LU 728 0t APBouvErrébanistes ie Lim QE ST À Cuanues Janson, vitrier... 4..." 8ot À EsTIENNE Yvon, couvreur. ......,.,...... 80
À Grires Le Ror; plombier... ...:..,44,,:4.80ot À la veuve Jean ALLAN, idem. .......,..... 30 ArPririppes Viry, idem:.t el als ue Gt À: Jaoues os: admire a mu Lo Rat À Georces MarcHanD, paveur......,.....,. 3ott À: Crauprs Beror:miroihiers 44024, 1,2 280 À Desauziers, peintre et doreur.....,...... 3ott À Gosseuix et Lacny, armuriers, relienus pour travailler aux instrumens de mathématiques nécessaires pour l’Académie des sciences... ............. aoot À Taurer, horloger, retenu pour entretenir toutes les pendules de l’Académie des sciences, tant celles qui sont à l'Observatoire que dans lad. Académie. ... 300 À Masseuin, chaudronnier, pour ses gages... .. 3ott À Panezaix el Varisse, ramonneurs de cheminées, pour avoir soin de tenir neltes toutes celles des Maisons Royalles à Paris, Saint-Germain et autres lieux, la somme de 200", sur quoy leur sera payé 30 à chacun, et les racommodages de cheminées leur seront payez par ordonnances particulières, partant cy........... 6ot À Danrez Fossier, garde du magasin du Roy où se mettent les démolitions nécessaires pour les bastimens de SAME be OS MR AR. Les 0 LO0 À Cuarces Mozer, jardinier, retenu pour travailler aux dessins des parterres et des jardins de S. M. lorsqu'il luy sera commandé, pour ses gages la somme de 1000%, dont il ne luy sera payé que....:..... 5oo À Anpré Le Nosrne, aussy retenu pour travailler ausd. desseins des jardins et parterres, pour ses gages. 1200 Au s° François Fnananes, intendant die la conduite et mouvement des eaues et fontaines de S. M., la somme de 3000, sçavoir : 18ooft d’anciens gages et 1a00t d'augmentation, dont il sera payé de trois quartiers... Au s° Franaines, ayant l’entretenement des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix-du-Tiroir et chasteau du Louvre, pour ses gages à cause dud. entretenement ss bien SR ER Ac TOO ON À Prerre Francines, ingénieur, pour le mouvement des eaues et ornemens des fontaines, outre ce qui lui est ordonné dans l’estat de Fontainebleau, la somme de 6084, dont il luy sera payé trois quartiers. . .... A5ott À luy, aiant la conciergerie de la maison du regard des fontaines de Rungis hors le fauxbourg Saint-Jacques, suivant l’arrest du Conseil du 28 juin 1675, la somme de 100% du fonds laissé dans l’estat des finances sous le
nom du trésorier des Bastimens..,............ 100 Au s' Maniexen, l’un de nos commis, ayant le soin de tenir le registre de la dépense des Bastimens. 2000
A ....., commis des Bastimens en exercice.. Goott A ....., commis du contrôleur pénéral desd. Bastimens pour, en son absence, avoir l'œil à ce qui esl du controlle général, pour ses appointemens....... 60oof Aux trois premiers commis en titre d'office des trois trésoriers généraux desd. Bastimens, pour leurs gages, à raison de 300#* chacun, dont il leur sera payé seulement 20 RE Par roue seu dits ee CON A Daniez Fosser, garde des magasins des marbres pour lesd. Bastimens, pour ses appointemens.. . . 6ooft
Somme de ce chapitre. ........ 2574oû
OFFICIERS SERVANS SA MAJESTÉ
POUR L’ENTRETENEMENT DES MAISONS ET CHASTEAUX CY-APRÈS NOMMEZ
LOUVRE
A René pe Louvieny, concierge du chasteau du Louvre, pour tenir neltes les grandes et petites galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages tant anciens que nou- Ve D a di ne one OO
COURS DE LA REYNE
À German, portier de la porte du Cours de la Reyne du costé des Thuilleries, pour ses gages de lad. année. . Sapeurs RU dd Rte ae vd ete set D DO
À Jaoues Dusuisson, portier de l’autre porte du costé de Chaillot, et pour garder les plans des Thuilleries, pourégedigapens sel. en eue 4112412608
Sommente in MERE CRE MC EE ASE YOU
PALAIS-ROYAL
À Esriexne Merivier, portier de la grande porte du Palais-Royal, pour ses gages pendant lad. année... 150
COLLÈGE DE FRANCE
À Duczos, concierge dud. Collège de France, pour deux quartiers de ses gages pendant lad. année... 925
MADRID
A Jean Ricanp, concierge du chasteau de Madrid, pour ses gages, dont il sera payé de trois quartiers. 150
À François Frances, aiant l’entretenement des fonlaines et grottes des chasteaux de Saint-Germain, pour ses gages à cause dud. entretènement, la somme de
1200, et attendu le dépérissement de la pluspart des
grottes, il ne sera payé que de..........:. .. Boot À Hexrx Sourire, portier du vieux chasteau, pour trois quartiers de ses gages.............. RU EU
A Louis Guizor, portier du chasteau neuf, pour parole panel de net HA 66 dose ef 70H A Craune Tarzxer, portier de la porte du parc de Saint-Germain au bas des descentes du chasteau, pour
pareils gages..................... RAP PENERR, LL À Poisson, peintre, pour ses gages pendant lad. an- DÉPART BUREAU des à à et TON À Aussrr, charpentier, idem ............ 1e aoÙ À François Micor, menuisier, idem. ......... 3ott À Louis Por, serrurier, idem.......,...,.... 3ot À Cuanzes Le Mercier, vitrier, idem. ........ 3ot Somme 45 ASSURE ; 1175
SAINT—LÉGER
Au s° pe Gansauzr, concierge du chasteau de Saint- Léger, pour deux quartiers de ses gages... ..... 2258
POUGUES. | 4
A Jean Anne, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers de ses gages.................. 75ft
YERSAILLES,
A Dueuimox, concierge de la Surintendance des bastimens de Versailles, pour ses gages pendant ladite Adele US A RS QU RE Ne RON
L’entretenement ordinaire des autres concierges, jardiniers et autres officiers dud. chasteau de Versailles, est payé par estat séparé, partant cy............ Néant.
JARDIN MÉDÉCINAL.
Les gages des officiers et entretenemens ordinaires dud. jardin médécinal du fauxbourg Saint-Victor, montant à 21000, se payent par estat séparé, partant cy.. Néant.
HOSTEL DES AMBASSADEURS
À Sepasriex Poucer, concierge dud. hostel, la somme de Aoot, dont luy sera payé seulement........ 100f
CHASTEAU-THIERRY
Led. chasteau et domaine de Chasteau-Thierry a esté
engagé à M. le duc ne Bovizox, partant cy... Néant.
VILLERS-COTTERESTS.
Led. chasteau et domaine de Villers-Cotterests a esté
baillé à M. le duc p'Onzéaxs en augmentation de son appanage, parlant cy......,..,., sde 4 2 NÉGnR
Somme totale du contenu au présent eslat.
Laquelle somme de 78138h 18° 9° sera payée aux dénommez au présent eslat par le s° Le Bescue, trésorier général des Bastimens du Roy en exercice pendant la présente année, des deniers de sa charge, et raportant le présent eslat par nous expédié, ensemble les certiffications du contrôleur des bastimens et jardins de S. M.. du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et deuement fait, ainsy qu’ils sont obligés par leurs charges et employs, et quittances sur ce suffisantes ; lad. somme de 78138 18° 9° sera passée et allouée en la dépense de son compte par Messieurs des
Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté.
Fait à Versailles, le 31 décembre 1684.
Signé : DE LOUVOIS.
que le Roy veut et entend estre entretenus en son chasteau de Fontainebleau, et autres dépenses que $. M. commande y estre faites pour la conservation et entretenement d’iceluy pendant la présente année, expédié par Fraxçois-Micuez Le Tezrier, marquis pe Louvois et pe Courranvaux, Consciller du roy en tous ses Conseils, Secrétaire d’Estat el des commandemens de S. M., Chancelier de ses Ordres, Surintendant et Ordonnateur général de ses bastimens et jardins, tapisseries, arts et manufactures de France, suivant le pouvoir à nous donné par S. M.
PREMIÈREMENT
Au s° marquis ne Sawr-Herem?, capitaine et concierge dud. chasieau, pour ses gages, la somme de 3800, outre 1200 employez dans l’estat de S. M. de la Maistrise de Melun et de Fontainebleau... .. 8800
À Nous, en lad. qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. baslimens, jardins, tapisseries et
* Le total exact est 781081! 18° 9°. Il y a une erreur de 30" au chapitre des Officiers ayant gages pour servir dans toutes les Maisons royales.
? Quelquefois écrit n£ Sarnr-Herewr, orthographe qui indique la prononciation.
manufactures, la somme de 3800 pour nos gages à cause de nostred. charge, outre 22008 emploiez dans l’estat des bois de la Maistrise de Melun et de Fontainebeaute: éd De oi Ada ha EU À 3800tt
À Louis Coquixor, garde-meubles du Roy, aïant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud, chasteau et veiller à la conservation d’iceux, pour ses gages pendant Jad. année: fnac ais ... 3oot
À la veuve pe Bray, aiant l’entretènement de la moitié du grand parterre du Roy anciennement appellé le Tibre, nouvellement refait et replanté de neuf, pour la tonture des bois des deux quarrez d’iceluy du costé de la chaussée, netloyement desd. quarrés, de toutes les allées, perrons, palissades et terrasses plantées et à planter, augmentalion du rondeau, allées et parterres d’alentour et de la grande allée de la chaussée qui va de la cour de l’'Ovalle au Chenil, suivant le devis et marché qui en ont esté faits, la somme de 1000 pour sond. entretènement pendant lad. année. ........ je 1000oft
À la veuve Nicoras Porrer, jardinier, aïant celuy de l'autre moitié du grand parterre et augmentation dud. grand rondeau, suivant le marché el devis qui en ont esté LL BEEN PRET PTE APN ANR NN RCE 4 1000!
À Gasriez Dessours, autre jardinier, ayant l’entretènement du petit jardin de lestang et du jardin des Pins nouvellement plantez, deffrichez et remis en estat, allée Royalle, allée Solitaire et allée du pourtour dud. jardin des Pins, allée des Ormes, du Chenil, et allignemens des canaux qui font la séparation du parc d'avec led. Chenil jusques et commençant le long de la closture du jardin de la fontaine de la Granderie et finissant au bout de la grande allée attenant le pavillon, eu égard à l'augmentation d’entrelènement dud. jardin des Pins, suivant le devis et marché qui en ont csté faits.. 7oott
À Cuasrixron, autre jardinier, ayant l’entretènement du jardin appellé de la Reyne et des orangers de S. M., pour ses appointemens à cause dud. entretènement, la somme de 120011, à la charge de fournir par chacun an 2004 à la veuve Bonxavanrure Niv£cox, vivant jardinier dud. lieu, et tondre les buis , nettoyer les quatre quarrez dud. jardin, les allées et terrasses d’iceluy, ensemble d’entretenir les palissades des buis qui sont tant contre lesd. terrasses que contre les murs dud. chasteau, filerias et ciprès et les sallettes de gazon en ovale et quarrées, comme aussy de fournir les charbons nécessaires pour lOrangerie, faire racommoder les caisses desd. orangers, rafraischir les terres toutes fois et quantes que
besoin sera, faire sortir au printemps lesd. orangers dans led. jardin et les faire rentrer dans lad. Orangerie, et
générallement faire et fournir tout ce qui sera nécessaire pour led. jardin de l’Orangerie, suivant le devis et marché qui en ont esté faits .....,......, 1200
À Jean CamariGeas, aïant épousé CATHERINE DE SErmacnac, veuve de Remy Le Roux, auquel $. M. a accordé, par son brevet du ....., la jouissance du logement et du quarré qui est au milieu dud. jardin des Pins, à la charge de le faire planter d’arbres fruictiers à ses dépens, sans aucuns gages.................. Néant.
À La Tour, pour l’entretenement et nettoyement du jardin de la conciergerie du chasteau, ensemble les arbres fruictiers, allées et palissades d'iceluy, la somme de 75%, dont il ne sera payé que de..........,... A58
À Jaques BesxarD, aïant l’entretènement et nettoyement de l’hostel d’Albret, des plattes-bandes, bordures et compartimens qui y sont plantez et des allées et palissades, la somme de 36ot, dont il ne sera payé que A are diN ul a prince. 1O0U
A Cnasrizcox, à condition qu’il baïllera 1 ooft à la veuve Corrar» pour luy aider à nourir et entretenir elle et ses enfans tant qu'elle vivra, et pour avoir, par led. Cnasri- Lox, soin de nettoyer l’estang et canaux dud. chasteau, oster les herbes, les joncs et ordures qui s’y pourront trouver et amasser, fournir les batteaux et ustancils nécessaires à cet effet, et faire en sorte que les lieux soient toujours nets et que l’eau ne se perde pas, la somme de sept cent cinquante livres, dont il ne sera payé que done, etat +0 D OO
À Jan Dupois, aiant le soin et nettoyement des peintures, tant à fresque qu'à huille, anciennes et modernes, des salles, galleries, chambres et cabinets dud. chasteau, la somme de 6ooft pour ses gages, à la charge de rélablir celles qui sont galées, et nettoyer les bordures des tableaux et de fournir de bois, charbon et fagots pour brusler esd. salles, galleries, chambres et cabinets où sont lesd. tableaux, pour la conservation d’iceux pendant annee tsOS ea e
À la veuve Grocner, aïant l’entretènement et reslablissement de toutes les couvertures d’ardoise et de thuille dud. chasteau, jeu de paume couvert et orangerie, galleries, hostel d’Albret, de Ferrare, des Religieux et généralement de toutes les maisons dépendantes du chasteau et appartenantes à S. M............... 3000
À Tissenanr, aiant celuy de toutes les vitres dud. chasteau et dépendances. .......,..4.,4..4..,+ 1900
À la veuve Viguxpowr, aiant celuÿ du jardin potager et fruictier du jardin neuf.......,..,......, 180of
À la veuve Anpré Giran», plombier, pour l’entretène-
ment des plomberies dud. chasteau et dépendances et restablir les plombs rompus................. 5oot
À Rexé Nivecon, pour le nettoyement et entretènement du jeu du Mail et des palissades d’iceluy, du berceau des meuriers entre les canaux du Chenil, la somme
de 150%, dont il ne sera payé que de...... 108 10°
Au s° Prerre FRANGINES, aiant l’entretènement et nettoyement des citernes et réservoirs, regards, conduites des bassins des fontaines dud. chasteau, en sorte que les
À Vaninw, aiant celuy des arbres fruiliers qui sont plantez dans les quarrez du grand parterre de Fontainebleau et le long de la muraille du costé de la Coudre, des allées d’ypréaux, neltoyement des tablettes du canal, labours du pied des arbres fruicliers et des plates-bantes de l'allée des meuriers, ensemble le nettoyement des ruisseaux el fossez qui escoulent les eaues du parc, sui-
A la veuve Louis Dessours, jardinier aiant celuy de
vant les devis et marchez qui en ont esté faits... .
toutes les tontures du devant des grandes palissades dans les cinq principales allées en toute leur hauteur, et les tontures des petites allées de traverse à 20 pieds de haut, la tonture du derrière desd. grandes et petites palissades à 10 pieds de haut, les plattes-bandes au pied de devant lesd. palissades dans les grandes et petites allées de quatre pieds de large et les labours et deffrichemens, au derrière d'icelles grandes palissades, de 10 pieds de large, et, au derrière des petites, de 6 pieds de large; plus les tontures des palissades de l'allée nouvelle du costé des pins qui conduit à Avon, seront faits devant et derrière, et les platies - bandes de labours comme dessus en la longueur de lad. allée, contenant 60 thoises ou environ, avec le nettoyement de la grande place en face des cascades et teste du canal, lesd. tontures, plates-bandes, labours et nettoyement dans le meilleur estat qu'il se pourra dans chacune des années desd. entretenemens. Plus de faire des dégorgemens généralement quelconques au pied de toutes les palissades, la somme de 2000 pour led. entretènement et augmen-
tation... 20001
Aux Religieux de la Très-Sainte-Trinité dud. Fontainebleau, tant pour l’entretènement d’une lampe d’argent garnie de ses chaisnons que Leurs Majestez ont donnée pour brusler nuit et jour devant le très saint sacrement de l'autel, que pour la fourniture et entretenement des ornemens et paremens d’autel, linge et luminaire pour la célébration du service divin
Aux Religieux de l’hospital de la Charité d’Avon, pour
la pension que S. M. leur fait par chacun an pour la subsistance des malades dud. Fontainebleau, . .. 180oott
À Vozricranr, aiant l’entretènement de tous les bat- HE OL Me Cantal 8 2 ia quite dl Al As en 200
À Louis Duvois, au lieu de Marti Jam, concierge du logis de la Fontaine dud. chasteau et jardinier des jardins en dépendans, la somme de 150 pour ses gages de concierge et jardinier, à la charge de bien et soigneusement entretenir lesd. jardins, labourer au pied des arbres, rateler les allées, tondre les palissades, et généralement tout ce qui sera nécessaire dans led. entretène- M OM MAR ae REA SR Re ane AUS UX 150oîl
À Nicoras Tuiery, ayant la garde et conciergerie du Chenil et entretènement des allées du parc d’iceluy. 100
À Gazranp, ayant le soin et nourriture des carpes et 1080ot À Nicoras Duproxr, gentilhomme ordinaire de la ven-
cygnes dud. canal et des estangs du chasteau...
nerie et Nicozas Durowr, son fils, en survivance l’un de l’autre, suivant le brevet de S. M. du...... SA SE par forme de pension, à cause de l’entretènement de la volière qu'il avoit auparavant qu’elle fust convertie en Oranpente ee es En MR Tes 6oott
À Dsspzars, parde de la basse-cour des cuisines. 5ott
À Rogerr JaAmix, aiant la charge de garde de la bassecour du Ehefal Didne se ue unEs 37 10°
À Jaoues Besxarp, aiant la garde et conciergerie de l’'hostel d’Albret, pour l’entretènement de la maison,
cour et écuries qui en dépendent............. 100 À Louis La Tour, aiant la charge du nettoyement des cours dur/Chas tea ui Ur RU EU EEE RARE Loott
À Tour, concierge du pavillon où logent Messieurs
les Surintendans des finances, pour ses gages, à condition de bien nettoyer led. pavillon, cour et escuries d’ice- MR Lt ANR ESRI dt no 200 À CGuanues Gervais, portier du parc........ 300 À Cosus Perir, portier de la cour da Cheval blanc. . eus US MMM RR AL Rd DNUN ED ON À Jaoues Dorcuewer, dit La Tour, pour avoir soin de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les logemens dud.-chasteatt. 00 ARS Lie us 300 A Cuarizcox, aiant le soin de monter et d'entretenir DABPIQRE SL OR See er ini 100
Somme totalle du présent estat.. 27796
Laquelle somme de 27796 sera payée aux dénommez au présent eslat par le s° Le Besçue, trésorier général des Bastimens du Roy en exercice pendant la présente année, des deniers de sa charge. Et rapportant le présent eslat par nous expédié, ensemble les certifications du contrôleur des baslimens et jardins de S. M. du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et deuement fait, ainsy qu’ils sont obligez par leurs charges et employs, et quittances sur ce suffisantes, lad. somme de 27796 sera passée et allouée en la dépense de son compte par Messieurs des Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsi le faire sans difficulté.
Fait à Versailles, le 31° jour de décembre 1684.
Signé : DE LOUVOIS.
À Nous, pour la pension de Surintendant et ordonna-
teur général desd. Bastimens à nous accordée par chacun an par S.M.,4a somme dé... ...,.,....... Gooott
RECEPTE
10 décembre 1684 : de M° Généon nu Merz, garde du Trésor royal, la somme de quatre milions de livres, pour délivrer à M° Cuanzes Mawessier, tresorier général des Bastimens du Roy, pour employer à compte des dépenses que S. M. a ordonné estre faites pour ses bastimens pendant l’année 1685, et 333334 6° 8° pour les taxalions dud. trésorier, à raison de 11° pour livre... PE TE M EE NN DAS Lo33333# 6° 84
26 décembre : de luy, 196314 7° pour employer au remboursement des terres, prez et vignes occupées tant
par la rigolle qui amène l’eau dans l’estang de Saclay, à prendre depuis le 5° pont entre Orçay et Palaiseau, et jusqu’au pont qui est à la teste de la chaussée du nouvel estang de Saclay où passe le chemin de Chevreuse à Paris du costé du midy, que par celle qui commence proche le parc de Jouy et finit à la chaussée du nouvel estang de Saclay où passe le même chemin de Chevreuse à Paris du costé du nord, et 1734 11° 11% pour les
taxations dud. trésorier à raison de 11° pour livre... .. Re nb Vans tr bu ds NRNNSS 19784 18° 10°
28 décembre : de luy, 3000 pour délivrer au s° Mr- GNARD , par gralification en considération, du soin qu'il a pris de conduire les sculpteurs qui ont travaillé pour le service de S. M. pendant l’année 1684, et 25 pour les taxations du trésorier... ... 1, FT OR APASEANEERE 30251
27 décembre : dud. s' nu Mgrz, 5000 pour délivrer au s° GÉRARD, orfèvre, pour son payement de trois vazes, l’un d’amétiste, l’autre de prime d’émeraude, et le 3° de grena, qu'il a livré pour le service de S. M. , et 41 13° 4° pour les taxations. . ... EN TONER 5ohitt 13° 4°
h janvier 1685 : de luy, 5960of pour délivrer au s' ALvAREZ, sçavoir : 980 pour son paiement de deux grandes tables d’albasire orientale brunis de couleur d’agate; 600 pour six tables de marbre et pierre de Florence; 2100! pour quatre statues de marbre, lune d’Apollon, l'autre d’une Amazone, une figure de femme et un petit Hercule en Terme; 550 pour une grande colonne d’albastre oriental; 750oft pour deux bassins de marbre noir et jaune, et 970 pour deux colonnes de porphire en trois pièces, un grand buste de porphire et un torse de marbre blanc, le tout livré pour le service de S. M., et 4gtt 13 4% pour les laxations. ......
PR AN A AE ERP dote NU brie Googil 13° 4°
9 janvier : de luy, g00oft pour délivrer au s° Micxar», peintre, pour son paiement d’un tableau qu’il a fait par ordre de S. M., représentant le Triomphe de la Mer, et 954 pour les taxations...... 1 NAME APE ART 9070
11 janvier : de luy, 12000 pour délivrer au s° chevalier Morranp, par gratification, en considération de ses services et pour luy donner moyen de s’en retourner en Angleterre, et 100! pour les taxations .... 121001
16 janvier : dud. sou Merz, 48169 19° pouremployer au payement de 122 arpens, 42 perches 1/2 de terres appartenant à divers particuliers, occupées par l’ancien estang de Saclay, dans l'emplacement de la chaussée du canal qui conduit l’eau aux soupapes qui sont dans Îe pavillon pour loger le garde et dans l'augmentation faite l'année dernière 1684 à cause du rehaussement qui a esté fait de la chaussée dud.estang, d’une part, et 128 arpens de lerres et prez occupez par le nouvel estang que S. M. a ordonné estre fait à Saclay l’année dernière dans l'emplacement de la chaussée et des endroits ausquels on a pris les terres pour faire lad. chaussée et les deux rigolles qui sont du costé dud. estang, sçavoir celle qui vient du costé de Palaiseau, à commencer au pont qui est à la teste de lad. chaussée par où passe le chemin de Chevreuse à Paris, du costé de Saclay, et jusqu’au pied de la chaussée de l’ancien estang, et celle qui vient du costé d’Igny et de Vausalan, depuis le pont qui est proche
Villefavreuse, par où passe aussi le mesme chemin de Chevreuse à Paris, du costé de Vauboyen et jusqu’à la chaussée dud. estang, y compris 3 thoises tout le long desd. rigolles du costé des terres des particuliers, d’autre part, le tout acquis au nom du Roy, et Ao1K 7° A pour les fath ads 0 sl ace h8571t 7° ht
20 janvier: dud. s° pu Merz, 1500 au s° DE La Fr- RONNAYE, pour son paiement d’une figure de marbre blanc, représentant le jeune Antinoüs, qui a eslé amenée de Petit-Bourg à Versailles, et 124 16° 8° pour les taxa- Hohgt a IN Neal Re Gr. 15194 16° 8%
Par contract passé devant Gazcoys el son collègue, notaires au Chastelet de Paris, le 23 décembre 1684, il a esté vendu au s° Marge Cramoïsy, imprimeur, un fondz de divers livres appartenant à S. M. moyennant 71439; sur quoi a esté déduit 5368#, pour 16 corps de chacun des articles du catalogue desd. livres, dont S. M. en à donné 4, et a ordonné que les 12 autres corps lui seroient rézervez et gardez en son Imprimerie royalle par led. s° Cramoisr; lesquels 16 corps ont esté estimez 335% 10° chacun, ce qui fait lad. somme de 5368 ; plus est fait diminution sur led. prix de la somme de 100974 qui est deue par S. M. aud. Crawoisy pour le reliqua du compte qu'il a rendu le a may 1684, de laquelle somme de 10097! il quitte S. M. Retiendra aussi led. Craworsy sur le prix de la vente la somme de 20000, tant pour le paiement de 200 Themistius!, 200 Charles VIII?, de Gopgrroy, 200 Combefis* et 200 Zonarre de M. pu Caxce, que S. M. se réserve et veut qu'ils luy soient gardez avec les 12 corps cy-dessus dans le magazin de sad. Imprimerie royalle, par led. s° Cramoisy, desquels Themistius, Charles VIIT, Combefis et Zonarre, estimation sera faite par des libraires experts dont sera convenu de part et d’autre, que pour les avances faites ou à faire par led. s° Cramoïsy aux impressions nouvelles des Voyages de l’Académie des sciences, de l'Histoire des animaux et d’autres livres qui lui sera ordonné d’imprimer, et sur les reliures desd. 4 corps, donnez par S. M.,
1 Le P. Harpoun publia en 1684 (Paris, in-fol.) une édition de l’orateur grec Taemisrius, enrichie de treize discours inédits sur trente-trois.
2 Hisloire du roi Charles VIIT, par G. DE JaziGNy, ANDRÉ DE LA Vine, Pere Derrey, Jean Boucuer, GEORGE FLORE, Danez Sounemer et autres, Paris, 1684, in-fol.
3 Sans doute le volume intitulé : Historiæ Byzantinæ scriptores post Theophanem usque ‘ad Nicephorum Phocaæm, Paris, 1685, in-fol.
4 Joannis Zonaræ annales cum notis, publiées par Du Can dans la Collection byzantine, 1687, in-fol.
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lesquelles, déductions faites et somme de 20000 retetenue sur led. prix de 71439, montent à celle de 354655; et pour le surplus, révenant à la somme de 35974, led. s' Cramorsy s’est obligé de la payer au Trésorier géénéral des Bastimens de S. M. en quaire payemens € égaux d'année en année, chacun de la somme de 89935 10°, soit en deniers comptant, soit en fourniture de livres ou nouvelles impressions qui lui seront ordonnées, ; après toutes fois que lesd. 20000: cy-dessus auront estélé consommez; desquels quatre payemens le premier ééthera au 1° janvier 1686, le deuxième au 1° janvier 1 1687, le troisième au 1° janvier 1688, et le quatrièmme au 1% Jenvièr 1689, Cÿ.. : se ne. dés se ete Mérmoire.
20 janvier : dud. s° pu Meïz, 1735 pour délitivrer à la veuve du nommé Grnwain, orphèvre, sçavoir : 11675 pour son paiement d’une grille d'argent pesant 4417 7°, à raison de 4oït le marc, y compris la façon et lele controlle, et Goft pour le fer de lad. grille, le tout f fait et livré pour le service de S. M., et 14ït 9° 2° pouur les taMaOs. à à. 5h64 di ve td sien x 4 dtro #4 79 taf
De luy, 854ott pour délivrer au s° CarpenrTisr,, Mmarchand, pour son paiement de 107 aunes 1/4 de bibrocart de Venize fondz d’or qu’il a fourni pour le servivice de S. M., à raison de 8oft l’aune, et 714 10° pour less taxa-
s' Ausin, faisant les affaires de M° Awrcor, ambassssadeur à Venise, pour le payement de six glaces qu’il a ennvoyées de Venise pour le service de S. M., et agft 12° 7% pour Les Ont UNE du da ns, 352854 13°
23 janvier : de luy, 3000! pour delivrer au t s° Le Nosrre, par gralification, à cause du service qu’il a à rendu dans les Bastimens pendant l'année dernière 16884, et a5M pour des taxalions. . , 4... 4444 4er. . 28095
25 janvier : de luy, 300000tt pour employer auu payement des ouvrages que S. M. a ordonné estre faitsts pour amener la rivière d'Eure à Versailles, ét 2500 poour les tatdtidnie. ut ne ma diet udeesés. 8093800
28 janvier : de luy, 6900 pour délivrer aux PPP. ne Fonrenay, Cacuarr, Vissezou, Bonxer, Lx Coure elet Ger- BILLON, jésuiles, sçavoir : 3000 pour faire des pprésens dans les pays de la Chine où ils vont, 15oott à cxcompte dés livres et autres curiositez qu’ils y achepteronht pour le service de S. M., et 2/00tt pour leur pension peendant la présente année, à raison de 4ooë pour chacwun, et 97" 10° pour les taxations........... 69597" 10°
29 janvier : dud. s° pu Merz, 2800! pour délivivrer au s° Corspez, peintre, pour son paiement d’un t:tableau d'Hannisaz Caracnx, représentant une Nativité, qqu'il a
livré pour le service de S. M., et a3tt 6° 8° pour les taxatohiBi sou dons see de orales 28234 6° 8?
30 janvier : de luy, 1600 pour delivrer aux quatre gondoliers vénitiens servans sur le canal de Versailles, par gratification, pour l’année dernière 1684, et 134 6° 82 pour les taxations. ....... ide me dhnes lt 16134 6° 8?
11 febvrier : de Gasparp Aupicer et ses associez, terrassiers, 13034 19° 6° pour, avec 6518 19° 9° que S. M. leur a remis par gratiffication, faire la somme de 19551 19° 1° qu'ils ont reçeue de trop sur le thoisé des terres qu'ils ont enlevées dans lisle la Loge, pour le remplissage du canal qui sépare lad. isle de l’'isle Gautier. . . LHRLe 610 HER RU <adeiveit 28081080 6"
De Marin Mouw, FLeuraxr Féux et Duvaz, vuidangeurs, Goll, pour laquelle somme ils ont esté mal employez sur les rolles depuis le 15 décembre 1684 jusqu'au 20 janvier dernier ............, a OR 6ott
6 febvrier : dud. s° nu Merz, 11000 pour délivrer au s' pe Briancourr, pour le payement de deux tableaux qu’il a livres à S. M., l'un ovale du Dowinicain, représentant l'Histoire de Timoclée , et l'autre carré, long de 19 pouces 1/2, du Carnacme, représentant une Nativité, et 91# 13° 4% pour les taxations.. ....... 110914 13° 4°
a febvrier : de luy, 39794 19° pour employer au payement de 208 arpens 16 perches de terres labourables, prez et vignes appartenans à divers particuliers, occupez par la faisanderie et remise que S. M. a ordonné estre faite et plantée en la présente année entre Renemoulin et Vilepreux, l'allée Royalle vers le midi et le grand chemin qui conduit de Vilpreux à Noiïsy-le- Secq du costé du nord, le tout enfermé en dedans des fossés qui ont esté faits par ordre de S. M. pour en mar-
quer les limites et les bornes, et 33att 12° 6° pour les
taxa MONS. VA bu LPC M INIOs LOUE ho1374 4° 6°
Dud. s° pu Merz, 16705! 3° pour employer à divers pârticuliers au payement de 74 arpens 23 perches de terres et prez dont ils sont propriétaires, occupez par la faisanderie ! et remise que S. M. a ordonné estre faite et plantée en la présente année entre la ferme de Gallye, les Moulineaux et l'allée Royalle, outre 64 arpens 4 perches dépendans de la ferme de Gallye qui y ont aussi esté-pris pour faire lesd. faisanderie et remise, le tout renfermé ‘en dedans des fossez qui ont esté faits par ordre de S. M. pour en marquer les limittes et les bornes, el 1394 4° 11° pour les taxations ........ 16844 q° 9°
1 Il existe encore, à l'endroit indiqué ici, une propriété portant le nom de la Faisanderie, commune de Fontenay-le- Fleuri.
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13 febvrier : de luy, 10040f pour délivrer à M. le duc pe Cuevreuse pour le dédommager de 276 thoises ou environ de Lerre en superficie qui ont eslé prises dans la place qu’il a à Versailles pour y construire les logemens des jardiniers de S. M., et 834 13° 4° pour les tésations:, . 5} JUS ER Un. à. 101234 13° 4°
De luy, 73624 1 9° 6% pour délivrer à CLaune Roussez, pour son remboursement d’une maison scituée proche l'église paroissiale de Versailles qui a esté prise par ordre de S. M. pour construire le logement des prestres de la Mission, et 61% 7° 2° de taxations... 74244 6° 8°
De luy, 2200 pour délivrer au s° Benoisr, pour le paiement d’un grand tableau du vieux Pazue, représentant la Sainte Famille et un pèlerin !, qu’il a livré pour le service de S. M., et 181 6° 84 pour les taxations. .....
\ HA SLR FE AE RE AE Dan, 0. 35418107 87
De luy, 3300ott pour délivrer au s° pr La Ravoye, pour le paiement d’un tableau du Poussix, représentant l’Assomption de la Vierge*, qu’il a livré idem, et a7tt 10° pour tes ‘faxahonei Op POnrnRent En LU, à 3327 10°
De luy, 4hoot pour délivrer au chevalier Beaucnawpr, pour le paiement de deux petits tableaux du Gume, un représentant la Sainte Famille #, où le saïnt Jean baise les pieds du Christ, et l’autre la Vierge qui travaille en couture accompagnée d’anges, et 36 13° 4° pour les taxa- LR ERA NAN ER de REA UE Da ARE h43GK 13° L°
16 febvrier : dud. s' nu Merz, 385511 14° pour employer au remboursement de 201 arpens 84 perches de terres et prez appartenans à divers particuliers qui sont occupez par les estangs du Pré-Clos et du Trou-Sallé, pour l’aqueduc de Villedombes et autres endroits, sçavoir : 7 arpens 81 perches par les acqueducs de Villedombes, 13 arpens 99 perches par l’aqueduc du Plessis jusqu'au Trou-Sallé, l'emplacement de la chaussée d’iceluy et les endroits où a esté pris la terre pour former lad. chaussée, Ah arpens 97 perches 1/2 par l’estang du Pré-Clos, les plattes formes pour planter des arbres autour dud, estang, les endroits où l’on a pris la terre pour former les plattes formes ct la chaussée dud. estang, 10 arpens 87 perches 1/2 par la rigolle qui com-
! Peut-être le tableau du Louvre désigné sous le titre de l’Annonce aux bergers, n° 274 du dernier catalogue des tableaux italiens (1879).
? Au Louvre : n° 429 du catalogue de l'École française.
* Voyez le n° 314 du catalogue du Louvre; ce tableau, de petites dimensions, est peint sur cuivre. L'autre peinture désignée dans cet article ne paraît pas être aujourd’hui au Louvre.
mence proche Orsigny et qui conduit les eaux de la plaine de Toussus dans led. estang du Pré-Clos, le tout renfermé en dedans des fossez et des bornes que S. M, a ordonné esire faites et plantées autour desd. ouvrages, et 3214 6° 3° pour les taxations.…. ,...... 388794 19° 34
De luy, 469444 9° pour employer au remboursement de 305 arpens 12 perches de terres appartenans à divers parliculiers occupez par 26 remises à gibier, dont 12 plantées en bois et 14 pour grain, que S. M. a ordonné eslre faites dans son grand parc de Versailles autour des deux faisanderies des Moulineaux et de Renemoulin ; lesd. 26 remises sçiluées dans la vallée de Gallye, entre Roquancourt, Villepreux, Fontenay-le-Fleury et Noisy, et enfermées chacune séparément par des fossez
qui ont eslé faits aux dépens de S. M. et en dedans des
bornes qui ont esté plantées par son ordre, et 3914 4° 1° pour les taxations, ..... AAPLEREN EEE h73358 4° 1° De luy, 66384 1° pour employer au dédommagement de la perte des fruits de la récolte de l’année dernière 1684, appartenantes à divers particuliers qui avoient des prez et des terres ensemencées le long de l’allignement des murs du grand parc dans l’espace de 10 thoises de chaque costé du mur, et 55ft 6° 4° pour les taxa- [5 EN PAAEMEN 2 ee RU AUR: à SA PR 66931 7° 4° 25 febvrier : And s pu Merz, 105o0t pour délivrer au s° Ducæauxoy, pour son paiement d’une maison sçize à Luciennes et de 31 arpens 80 perches d’héritages dépendans d’icelle, le tout acquis au nom de S. M., et 87 10° pour les taxations......... cr 105870 10" 28 febvrier : de luy, 20164 13° 4%, sçavoir : 2000 pour délivrer au s° pe Fervizce, pour le payement d’un grand vaze de jade d'Orient, forme antique, sculpté de feuillages et mascarons, sur un pied à balustre orné de L pagottes et de 2 cercles de vermeil doré, appartenant au baron pe Moissac, qui a esté envoyé à Marseille pour le service de S. M., et 16 13° 4° pour les taxations. shine à isa dieu . 20164 13° re De luy, 550ott pour délivrer au s° pe La RAvoyE, pour son paiement d’un tableau de Pauz Veroneze, représentant Moyse retiré des eaux par la fille de Pharaon, de L pieds 9 pouces de hault sur 3 pieds 1/2 de large, qu’il a livré pour le service de S. M., et 454 16° 8° pour les RTL Se és dis RÉ PTAE P INTEL 55454 16° 8% 1° mars : de luy, rit 10° pour délivrer au nommé Jaxss, tapissier, pour son paiement de 8 pièces de tapisserie de basse lisse, fabrique des Gobelins, représentant partie de l'Histoire d'Alexandre, contenant 27 aunes 7/8 de cours sur 3 aunes de hault, qu’il a livré au gardemeuble de S.M. pour en faire un présent à M'° »e
Mowrrensier, et 97 11° 3° pour les taxations... ..... A LR SEE ati CU ROBE 8° 8 mars: de luy, 2153K pour délivrer au ‘prieur de Choisy-aux-Bœufs, pour son indemnité des dixmes qu'il a droit de prendre sur les terres et prez dépændans de son prieuré, enfermez dans les anciens et nouvæaux murs du parc de Versailles, et ce pour l’année dernière 1684, et 16# 18° 64 pour les taxations...., ... 2169 18° 6° 13 mars : de luy, 36000 pour délivrer au nommé Launay, orphèvre, à compte de trois bancelless d'argent qu'il a entrepris de faire pour le service de {S. M., et 3004 pour les taxations.................. 36300 Dud. s’ nu Merz, 14000 pour délivrer au nommé Cousiner, orphèvre, à compte de six tabourets d'argent qu’ils ont entrepris de faire pour S. M., et 1164 13° 4° pour les taxations ..,....... 6.3. 1114043714" De luy, 14000 pour delivrer au s° Menu, autre, à compte de six tabourets d'argent qu’il a entreypris idem, et 1168 13° 4% pour les taxations..... 14116# 13° 4° De luy, 22000 pour délivrer au nommé LAporREau, autre, à compte d’une bancelle et de quatre: tabourets d'argent qu’il a entrepris, et 1834 6° 8° pour les taxa- M NO NT PORUSE ADN PEN MES EE 29 1 834 6° 84 De luy, 3495 pour délivrer au P. Venus, jésuite, pour son remboursement de pareille somme par luy payée pour plusieurs livres, instrumens de mathématiques, pendules et autres ouvrages d’orlogerie qui ont esté fournis aux PP. jésuites missionnaires qui vont à la Chine, par ordre de S. M., et 29# 2° 8° pour les taxationss. . . ... AA DATE CHU JS BUT UE SP SES" 0 De Juy, 1650 pour délivrer au s° Guarri@uss, pour son paiement d’un petit tableau du Dowimicaux, représentant une Vierge, un petit Christ, saint Jean et saint Joseph}, qu’il a livré pour le service de S. M., @t 13 15° pour les faxations......,.:..:..,:44.2. 16638 15° De luy, 7251 9° pour délivrer, sçavoir : (66274 au trésorier de l’ordre de Saint-Lazare, pour le dédommagement du prix principal et arrérages des héritages appartenans à la Commanderie du Roule, qui ont esité pris par ordre de S. M. depuis l’année 1669, tant pour former le jardin de la Pépinière que pour faire des remises à perdrix dans la plaine, laquelle somme sera emnployée en fonds au proflit de la Commanderie, et 624 9° an s' Darsoy, commandeur de lad. Commanderie ‘du Roule, pour ses non-jouissances desd. héritages pendant quatre années finies au jour de saint Martin 1684, et. 60h 8° 4° pour les taxations. ..... AE LAS 73u1# 17° 6°
! Au Louvre : n° 471 du catalogue de l'École italienne.
27 mars : de luy, 2599" pour délivrer au nommé Manrior, horloger, pour son paiement de deux pendules, l'une formée à l’antique, et l’autre faite en vaze en forme de cassolette, qu'il a faites et levées pour le service de S. M., et 21 11° 8° pour les taxations.. 9620tt 11° 8?
De luy, 33534 4° 7° pour délivrer à la veuve Ger- MAIN, orphèvre : sçavoir : 2259 9° pour son paiement des deux boistes de pendules et de deux cadrans cy-dessus énoncez, pesant 72 marcs 7 onces, qu’elle a livrés, à 31 le marc y compris le controle, et 1094 2° 6° pour la façon, à raison de 15! le marc, et a7# 18° 44 pour les taxahions, ire ble Los EN CUIR € 33814 9° 101
De luy, 8516 18° 4° pour délivrer au s' ALvarez, sçavoir : A8ool pour son paiement d’un grand vaze d’agate onix garni d’or et des agates sur le couvercle; 716 pour une tasse d’agate d'Orient et un vaze de jade en forme de buire, qu'il a acheptez pour le service de S. M., et 3000 par gratiflication en considération des achapts qu’il a faits par son ordre depuis deux ans, et 7oft 18° 4° pour les taxations dud. trésorier. . ..... RE AN TERRE mms cite HOBOULE A
1% avril : à M. pe VizzeromarD, receveur général de l’hostel des Invalides, 300000 pour, avec pareille somme de 200000 dont il a esté fait fonds par ordre de S. M., faire Aooooo! pour estre employés aux dépenses à faire pour le bastiment de lad. église... ........ 200000
Du s° Marmeu, 9554 5° 6° provenant de la vente des fagots qui ont esté faits des émondes des avenues des environs de Versailles et autres lieux... ... 9554 5° 6°
28 mars : dud. s° pu Merz, 45554 14° pour employer au remboursement des petits bastimens et places sciz à Fontainebleau, acquis au nom du Roy de divers particuliers pour l'augmentation des escuries de l’hostel du Mayne, et 374 18° pour les taxations.. .... h593 11°
3 avril : de luy, 676# 11° 8° pour délivrer, sçavoir : 671 au nommé Hérausr, peintre, pour son remboursement de pareille somme qu'il a payée pour un petit tableau du Guercuin, représentant Saint Jerosme éveillé par un ange qui sonne la trompette?, qu’il a achepté de l'abbé de Saint-Léger pour le service de S. M., et 5H 11° 8° pour les taxations............ 6764 11° 8°
De luy, 6600of! pour délivrer au s° Hérauzr, pour son paiement de deux tableaux du Poussin, l’un représentant les Pasteurs d’Arcadie* et V'autre la Sainte Famille *,
? N° 44 du catalogue des tableaux italiens du Louvre.
* Musée du Louvre : n° 445 du catalogue de l'École française.
* Au Louvre : n° 425 du catalogue.
qu’il a livrez pour le service de S. M., et 5ëh pour les taxation... G655h
De luy, 8000 pour delivrer aux nommez Lauxay et Merun, orphèvres, à compte de 3 guéridors d'argent qui avoient esté commencez par feu Germain, orphèvre, et qu’ils ont entrepris d’achever, et 664 13° 4° pour les laxations its ee AR et su .. 80664 13° 4°
15 avril : de Pierre Le Maistre, entrepreneur, 310 15° pour ce qui revient à S. M. de 28 muids un quart de chaux qui lui ont esté livrez par le s° Caery, à raison de 111 le muid.......... SR 310 15°
8 avril : dud. s' pu Merz, 22008 pour délivrer an s° Branson, pour son paiement d’un pelit lableau de l'Acgane, représentant la Sainte Famille; qu'il a livré pour le service de S. M., et 18# 6° 8 pour les taxa- HT UE à POP ETS AA ME TETE 92184 6° 8°
De luy, 3850ot pour délivrer au s° marquis »’Haurs- RIVE, pour le paiement de deux grands tableaux, lun du vieux Bassan, représentant l'Arche de Noë?, l'autre de Rusess, représentant une Nopce de village®, et 32% 1° 8° pour les taxations. . .... du de Aus U SG 27 87
2 avril : des entrepreneurs des bastimens, 5574 6° 8° pour le louis d’or par muid qui revient à S. M. de 50 muids 1/2 un sixième de muid de chaux livrez.... es A ARS Ut Rate pire: DO7HED 0
10 avril : dud, s' pu Merz, 18068# 12° 10° pour délivrer à la compagnie du Sénégal et à la veuve Borzow, pour leurs paiemens de 21 blocs de marbre blanc de Gennes qu'ils ont fournis dans les magasins du Roy, et 15ott 11° 6% pour les laxations......... 1821914 4° 3%
13 avril : de luy, 7200! pour délivrer au nommé Prur, dit Samnr-Azcarp, pour le dédommagement de la non-jouissance de ses deux moulins qui ont chomé pendant les trois années dernières à cause de la machine de la rivière de Seyne, et Got! pour les taxations. . 7260tt
14 avril : de luy, 850 pour délivrer au s° LacnEau, sçavoir : 5oo pour son paiement d’un vaze d'agate et 35ott pour celuy d’un vaze de cristal de roche garni de perles qu’il a livrez, et 74 1° 8* pour les taxations. . . . ent dant Se OU EE a din PO DITE pE SP
18 avril : de luy, 20008 pour délivrer à M. le duc DE Coasuin, pour son dédommagement de la place qui lui
1 Sans doute le n° 6 du catalogue du Louvre.
? Au Louvre : n° 296 du catalogue du Louvre.
5 N° 462 du catalogue de l'École flamande au Louvre. Cet article de payement est cité en note à la suite de la description du tableau de Rubens plus connu sous le titre de la Kermesse.
a esté prise à Versailles pour faire la rue du costé du Commun, et 164 13° 4% pour les taxations. 201 6H 13° 4%
De luy, 124894 19° 4° pour délivrer aux nommez pe Vizuers, orphèvres, pour, avec 14000! qu'ils ont cydevant reçeu, faire le parfait payement de 26489 19° 4° pour deux grands vazes d’argent cizelez pour mettre des orangers, pesant 638 marcs 2 onces A grains, à raison de 41% 10° le marc y compris le controle et la façon, qu’ils ont faits et livrez pour le service de S. M., et 1041 1° 8° pour les taxations.................... 12594 1°
39 avril : des entrepreneurs de bastimens, 397 16° 8° pour le louis d’or par muid qui revient à S. M. de 36 muids un sixième de chaux livrez.. ... 397" 16° 8°
De Pierre Le Maisrre, 1088 pour le paiement de 160 chevaux qui ont travaillé depuis le samedi 21 jusques et compris le samedi 28 avril dernier, à raison de 17° pour chacun cheval par jour. ........... 10881
De luy, 1634 4° pour le paiement de A8 chevaux qui ont travaillé depuis le 11 jusques et compris le 14 avril dernier, à la mesme raison que cy-dessus.. ... 1631 4°
Des nommez Girier et veuve Bouper, 43258 8° qu'ils avoient reçu de trop sur les tuiaux de fer de fonte et contrecœurs qu'ils ont fournis pour S. M. ... 4325 8°
7 may : de Pienre Le Maisrre, 4374 pour le louis d’or par muid qui revient à S. M. de 43 muids de chaux NME eee NE sas Due NAS MM h73t
1% may : dud. s° ou Merz, 7boot pour délivrer au s' CLenx, pour son remboursement de pareille somme par luy payée pour le prix de deux tableaux, Fun de Vaxpeco, représentant une Vierge, et l’autre de Feris, représentant une Magdeleine, qui ont esté acheptez pour le service de S. M. par le nommé BLaxcuanD, peintre, et 62# 10° pour les taxations.............. 756aû 10°
13 may : du s’ Aveuine, 140 pour le prix de quelques arbres provenant des bois du chasteau de Mon- AM Le dv LUN di AU neiges Es A 14oït
2 may : du s' pu Me, 3500 pour délivrer au nommé Braxon, peintre, pour le prix d'un tableau du Poussin, représentant Orphée et Euridice mordue d’un serpent, qu'il a achepté pour le service de S. M., et a9# 3° 4% pour les taxations ........... 35294 3° 4°
De luy, 899844 17° pour employer au rembourse-
“ Le Louvre possède trois Vierges d’Anroixe Van Dyox (n° 136, 137 et 138); toutes trois viennent de la collection de Louis XIV. H est donc bien difficile de déterminer quel est celui de ces trois tableaux qui fut acquis en 1685.
5 Serait-ce le tableau désigné aujourd’hui sous le titre de la Mélancolie (n° 180 du catalogue du Louvre) ?
6 Au Louvre: n° 452 du catalogue de l'École française, {
ment de 387 arpens 58 perches de terres appartenans à divers particuliers, occupez tant par les eaux de l'estang de Trappes que par les chaussées, le tout renfermé par des fossez, et 749 1 7° 5° pour les taxations.. . ....., Sa À inde eau ts deu Léna al? 5?
De luy, 10500 pour délivrer au nommé Héravzr, peintre, sçavoir : 55oof pour le prix d’un tableau du Poussin, représentant Saphira anatématisée par saint Pierre}, et 5ooo% pour un autre du mesme autheur, représentant le Jugement de Salomon?, et 87# 10° pour les tax, à Me UT de 10587 10° - De luy, 8oooft pour délivrer au s° Danas, pour le paiement de deux vazes d’agathe onix qui ont esté mis dans le cabinet de S. M., et 66 13° 4° pour les taxa- HONS ie oh au et Ab RE EN Pa 80664 13° /° 6 may : de luy, 4A8ooït pour délivrer au s° Masson, en considéralion de ce que pendant dix années il a logé les fontainiers des jardins de S. M., à Versailles, et 4ott pour les faxatiomsiskies 24 0: bass 18hoît 18 may: de Pierre Le Maisrre, entrepreneur, 1904# pour le paiement de 160 chevaux qui ont travaillé pour lui depuis le dimanche 29 avril jusques et compris le samedi 12° du présent mois, à raison de 17° pour chacun cheval par jour. ....... BREL TE AP ER NE" 1904 8 may : du s'pu Merz, 22008 pour délivrer au nommé Guéuin, peintre, pour avoir relabli le tableau de Saint Michel de Rapnaë, pour le service de S. M., et 18 6° 84 pour les taxalions. : sus she out sen 22184 6° 8° 9 may : de Iuy, 44oot pour délivrer au s° Mouse, sçavoir : 2750 pour un petit tableau du Poussin, représentant la Sainte Familleë, et 1650 pour un autre tableau de l’ALBanE, représentant l'Annonciation*, qu'il a livrez, et 364 13° 4° pour les taxations.. 4436 13° 4û De iuy, 756% 1° pour délivrer aux nommez Viccens frères, orphèvres, pour le paiement de deux plateaux d’argent en rond pour servir de dessus sur deux vazes d'orangers par eux faits pour S. M., pesant 19 marcs & onces 5 gros, à raison de 38 livres le marc y compris le controlle et la façon, et 8 livres pour les ronds de bois tournez pour mettre dans les fonds, et 64 6° pour Les fax Mins Let N ur Liens .. 769% 7° 14 may : de luy, 2000000 de livres pour estre employez à compte des dépenses que S. M. a ordonné eslre faites pour la continuation de ses bastimens pendant la
? Au Louvre : n° {131 du catalogue de l'École française. * Au Louvre : n° 29 du catalogue.
* Au Louvre : n° {24 du catalogue.
* Au Louvre : n° » du catalogue des tableaux italiens.
présente année, outre les fonds cy-devant faits, et 166668 13° % pour les taxations.. .. 2016666 13° 4ë De luy, 600000! pour employer au paiement des ouvrages que S. M. a ordonné estre faits pour amener la rivière d’Eure à Versailles, outre le fonds cy devant fait, et 5oooff pour les taxations.. ....,,..,.... 605000tt 21 may : des entrepreneurs des baslimens, 9164 13° 4‘ pour le louis d’or par muid qui revient à S. M. de 83 muids 1/3 de chaux livrez.......... 916 13° Ad 23 may : des meuniers de Clagny et Satory, 100! pour la toile qu’ils ont prise au delà de ce qu’il leur en falloitssi, ii cat ER AS EMA RTE AR PRES 1001 15 may: du s° ou Mer, 5o7t pour délivrer au s’ Petit pour son remboursement d’un dragon marin et d’un flacon de cristal de roche garnis d’or qu'il a acheptez pour le service de S, M., et 4t 4° 64 pour les laxa- Lions dedans HR EN ENS die FU baatt 4° 6° De luy, 481384 15° 1° pour employer au remboursement du prix principal et non-jouissance pendant trois années des terres et vignes qui sont dans l’enclos des murs de la machine de la rivière de Seyne appartenant à divers particuliers, et 4o1 4° 1° pour les laxations SRE SOUPE DDR à Re ., 48539 18° 2
17 may : de luy, 2700 pour délivrer au s° pg LA Quivnnye, par gralfication, et 22#°10° pour les taxadents se hi dns HNOITE AP RTS 27294 10° 19 may : de luy, 6272 15° pour délivrer au s' CLerx, pour son remboursement de pareille somme qu'il à fait payer à Augsbourg, pour le prix de trois vazes acheptez par le s° Jaencé, le premier d'agate d'Allemagne, en orme de coupe godronné garni de trois cercles de vermeil doré enrichis d'amatistes, topases, turquoises et autres ornemens emaillez, avec son couvercle de vermeil doré enrichi de pierreries et autres ornemens, le deuxième de jade vert en forme de coquille avec un aigle aussi enrichi de pierreries et de quatre camayeux de corail rouge, et le troisième aussy de jade vert en coquille à neuf godrons garnis de quatre cercles de vermeil d’or pareillement enrichis de pierreries et de corail, et 5alt 5° pour les taxalions.…........ ss D385 22 may: de luy, 3000 pour délivrer aux prestres de
la Mission de Fontainebleau pour leur subsistance «et entretenement pendant les six premiers mois de 1685.
RE MS il Sénat abs 3000 27 may: des entrepreneurs desd. bastimens, 8674 3° 44 pour le louis d’or par muid qui revient à S. M. de 78 muids 1/2 un tiers de chaux livrez.. ... 867 3° 4° De Pierre Le Maisrre, 666 8° pour 32 chevaux qui ont travaillé pour luy depuis le 13 jusques et compris
PR donc
le 19, et 80 chevaux idem depuis le 20 jusqu’au 26, à raison de 17° par jour pour chacun cheval. ... 666 8°
20 may: du s° nu Merz, 5oooït pour délivrer au s" Bezzucrau, pour son paiement d’un tableau origmal d’AcBane, peint sur cuivre, représentant la Sainte Famille dans un paysage, qu'il a livré pour S. M., et 14 13° 4% pour les taxations . . ....... 5oh1# 13° 4
L juin : des entrepreneurs desd. bastimens, 74 4tt 6° 8% pour le louis d’or par muid qui revient à S. M. de 67 muids 1/2 un sixième de chaux livrez. .. 744 6* 8°
5 juin : du s Le Masrre, 6181 16° pour 104 chevaux qui ont travaillé pendant 7 jours commencez le 27 may dernier et finis le 3° du présent mois, à 17° par Jon Re ER : BRUN MELLE .. 618H 16°
27 may : dud. s° pu Merz, 24aott pour délivrer au s' Jangr, pour trois vazes d’agate orientale en façon d’urne antique garnis d’or et de rubis, qu’il a livrez pour le service de S. M., et 204 3° 4° pour les taxations ........ 0 POS ARS UE à a ee de EE ahho 3° 4%
30 may : de luy, 4oooï pour délivrer à Crances Hé- RAuLT, peintre, pour un tableau d’Haxisar CarAoHE, représentant la Résurrection, et 334 6° 84 pour les taxa- #75 PPT NPA UE pen CTI dE , Lo33tt 6° 8
De luy, 5430 17° 6° pour délivrer au nommé ne Launay, orphèvre, sçavoir : 5130 17° 6° pour, avec 800ot! qu'il a cy-devant reçu, faire le parfait payement de 13130 17° 6°, à quoy montent douze girandoles d'argent à cinq branches el cinq bobèches qu’il a faites pour le service de S. M., pesant ensemble 316 marcs 3 onces 2 gros, à raison de 41 10° le marc y compris le controle, et 10 par marc pour la façon, et 30ott par gratification, et A5 6° 1° pour les taxations . ..... MORE US 'étra the l Regis APN à 54764 3° 7°
De luy, 35580 pour employer au remboursement de 171 arpens 81 perches 1/2 de terre, prez, jardins occupez par l’estang du Mesnil-Saint-Denis et maisons appartenantes à divers particuliers, tant pour le fond dud. eslang que l'emplacement de la chaussée d’iceluy el terres prises derrière pour la construction de lad. chaussée, ensemble des terres occupées par la rigolle et petit aqueduc de la Verrière qui conduisent les eaux de Maurepas dans ledit estang du Mesnil-Saint-Denis, à prendre depuis la levée de terre qui est vis-à-vis le bout des bois de Maurepas du costé de l'Orient et par l’aqueduc qui conduit les eaux de Cognières derrière lad. chaussée à prendre
! Le Louvre possède deux Résurrections de Carracue. Le tableau indiqué ici porte le n° 126; l’autre vient du musée
Napoléon.
depuis le fond de Cognières jusqu’au bois de la Villedieu, le tout suivant les limites qui en sont marquées par un pelit fossé et en dedans des bornes que S. M. a ordonné estre faites et plantées autour desd. travaux, et 296 2° 1° pour les taxations.. ........ 358764 a° 1°
11 juin : des entrepreneurs desd. bastimens, 1497h 16° 8° pour le louis d’or par muid qui revient au Roy de 136 muids 1/6 de chaux livrez.. .... 14974 16° 8*
a juin : dud. s° ou Merz, 7674 1° 4Ÿ pour délivrer au nommé pe LA Croix, tapissier, pour son paiement de cinq pièces de tapisserie basse lisse rehaussées d’or représentant les Enfants jardiniers, contenant 19 aunes 1/5 courante sur 3 aunes de haut, faisant 58 aunes carrées, à raison de 1324 6° a*7/10 l'aune, et 63 19° pour les tation nier Stunt 77381 0° 4f
De luy, 7674 1° hi pour délivrer au nommé Mossin, tapissier, pour six pièces de tapisserie semblables à celles cy-dessus et pareilles laxations.. . ....... 7738 o° L°
De luy, 85074 16° 3° pour délivrer au nommé Duponr, tapissier, pour son paiement de deux tapis d’ouvrage de la Savonnerie contenant ensemble 5 1 aunes 9/16 carrez pour servir à la grande gallerie de Versailles à la place de ceux qui ont esté envoyez en Dannemarc, à raison de 1654 l’aune, et 70H 17° 11° pour les taxations.. M ROUE DRASS RSR AU AU 8578 14° 9°
6 juin : dud. s° pu Merz, sçavoir : 72728 11° pour délivrer à divers particuliers pour leur remboursement des terres, prez, bois et vignes à eux appartenans occupez par l'avenue qui va de Versailles à Roquancourt, par celle qui va de la porte Saint-Antoine au village du Chesnay, et par celle qui va de lad. porte Saint-Antoine au bois du Chesnay, par le réservoir du Chesnay, et les bordures d’iceluy, par l'estang de Roquancourt, et les bordures, y compris l'augmentation faite en celte présente année 1685 par l’espace qui est entre les murailles du grand parc et l'avenue de Roquancourt, par les conduites qui amènent les eaux à Versailles, qui sont faites entre le Chesnay, Roquancourt et Versailles dans les bois appartenans au s° pe Roquancourr, enfermez dans le grand pare et qui sont sçituez prez de Roquancourt, et 11 ooot au s° comte pe Crecy et autres particuliers pour leur remboursement des:terres qui leur appartiennent, occupées dans une partie du réservoir de Chèvreloup et dans les avenues de Bailly, le tout acquis au nom du Roy, et 697 14° 8? pour les taxations, cy..... 844a5t 16° 8°
18 juin : desd. entrepreneurs des bastimens, 1565k 13° 4% pour le louis d'or par muid qui revient au Roy pour 142 muids 1/3 de chaux livrez.... 15654 18° re
10 juin : dud. s° pu Merz, 14994 18° 1%, sçavoir :
12954 18° 1° frères, orphèvres, pour leur paiement d’une contrecaissee
pour délivrer aux nommez DE VrLLERSS
d'argent à neuf compartiments pour y metire des bou teilles, et d’un poudrier et un ancrier d’argent pourr mettre dans la table de S. M., pesant 34 -marcs 4 oncess 2 gros, à raison de 374 10° le marc y compris le con-trolle et 6 par marc pour la façon, et 127 pour troiss tasses à café, d'argent doré d'or moulu, et seize bou-teilles de terre dont huit sont garnies de leur bouchom d'argent avec leurs chaisnes pareilles dorées d’or moulu,, le tout livré pour le service de S. M., et 114 17° 3° pourr los Han tiens À did ados tie art 14344 15° 4°? 13 juin : de luy, 8184 pour délivrer au s° pe Murar,, pour son remboursement de pareille somme qu’il a payées à Milan pour plusieurs pièces de cristal de roche qu’il aa acheptées pour le service de S. M., et 681 3° 4° pour less laiations. Juan ss se x ae 82594 3° 4° 21 juin : de Bréau, 36116 2° en quoi il a esté con-damné pour restitution envers S. M. par sentence dut Chastelet de Paris, du 7 seplembre 16841, cy........ MÉRITE SUN BUT Ha Dr DU 36116# o° 2° 25 juin : desd. entrepreneurs des bastimens, 1@943#t 6° 8° pour le louis d'or par muid qui revient au Roy de: 176 muids 2/3 de chaux livrez. ........ 19434 6° 8°° 15 juin : dud. s° pu Merz, 4297 pour délivrer au s’ Jawin, pour son dédommagement des eaux de sorurcess qu’il avoit proche Bougival qui ont esté prises pour Île: service de S. M., et 354 16° 2° pour les taxations. . ... NE AT TOR NT ES sata dodé 4e Date 1h86" 1* juillet : du nommé Bezzer, entrepreneur de lai brique qui se fabrique à Maintenon.. ........ hooot! 20 juin : dud. s° pu Merz, 14500 pour délivrer au s’ Pucr, sculpteur de Marseille, pour, avec 5oof qu'il aa cy-devant reçues, faire le parfait paiement de 1500 pour le prix du groupe d’Andromède qu’il a fait pour le: service de S. M. et 120ft 16° 8° pour les taxations.…... RAM tes LR Gao 1,6 841 25 juin : de luy, 1239 pour employer au remlbour-sement de plusieurs petites maisons et groupes apparte-nant à divers particuliers qu'il convient abatre pour le: passage du canal que S. M. a ordonné estre fait pourr conduire la rivière d’Eure dans le canal de Gallardon,, 12498 (6° 6°" De Iluy, 2052 pour délivrer au s° Monisse, pouir son paiement de deux grands vazes en forme de galères de: cristal garnis d'or emaillé, d’un vaze d’héliotrope tärant!
et 10 6° 6° pour les taxations . . . .. ji
! Nous avons vainement cherché 1a sentence pour con-naître les causes de la condamnation.
sur la prime d’émeraude garny d’or émaillé de blanc, et d’une lasse d’onix garnie de vermeil, qu’il a livré pour le service de S. M., et 174 2° pour les taxations. 2069f 2°
De luy, 2000000 de livres, pour employer à compte des dépenses que S. M. a ordonné estre faites pour la continualion de ses bastimens pendant la présente année outre les fondz cy-devant faits, et 166668 13° 44 pour 2016666 13° 4%
2 juillet : desd. entrepreneurs, 1276K pour le louis d'or par muid qui revient à S. M., de 116 muids de
les taxons pesait Las RON
chaux limregenrs CEE oume RE EURE à 12768
8 juillet: dud, s° pu Merz, 9000" pour délivrer au s° DE LA GAROUSTE, pour son paiement d’un miroir ardent qu’il a livré dans l'Observatoire pour le service de S. M., et 75 pour les taxations. .......,... 9075
9 juillet : des entrepreneurs desd. bastimens, 2088 3° 4° pour le louis d’or par muid de 189 muids 1/2 un 20884 3° 44 2 juillet : dud. s° nu Merz, 1100 pour délivrer au
Hiers.de chaux hiyrez etant ns, ts
nommé Pucer fils, sculpteur, par gratification en considération du voyage qu'il a fait pour conduire la figure de marbre d’Andromède de Marseille à Versailles, et 9! 3? 4! pour lestaxations. ,,4.,,4.4,.4 1109 3° 4î
15 juillet : des nommez Yvon et Houez, associez de Beixer, entrepreneur de la brique qui se fabrique à Maintenon........ PME (ra ae Ado 5000
16 juillet : desd. naar 1974 10° pour le louis d’or par muid de 179 muids 1/2 de chaux livrez. AP NE Le DS RU TS LUS 1974 10°
17 juillet : du s° Berwarn, d'Amiens, 914 4° qui luy ont esté rendus par divers ouvriers ausquels elle avoit esté advancé pour aller travailler à Maintenon.. 91% 4°
18 juillet : dud. s° nu Merz, 366000 pour employer au payement de l’hostel ne Vennosme qui a esté achepté par ordre de S. M., et 3050 pour les taxations.. .... MR ROUX she ultras dons: 0908
Desd. entrepreneurs, 2596 pour le louis d’or par muid de 236 muids de chaux livrez.......... 2596
30 juillet : desd. entrepreneurs, 20058 13° 4° pour le louis d’or par muid de 182 muids 1/3 de chaux li- Who: dE M Sat AREAS EAAARS 2005 13° 4°
6 aoust : desd. tarte 26824 3° 4 pour le louis d’or par muid de 243 muids 1/2 un tiers de chaux Parez.: lin nées ROSE dau ais 26894 3° 4°
25 juillet : dud. s° pu Me, 5200 pour délivrer au s' Bersan, pour son payement de trois tableaux, l’un du Douinicain, représentant Renaut dans le sein d’Armide?,
? Au Louvre : n° 478 du catalogue de l'École italienne.
et les deux autres, de l’Azsane, l’un représentant l’Annonciation!, et l'autre le Noli me tangere?, qu'il a livrez pour le service de S. M., et 43H 6° 8* pour les taxafins ni. dou Habinab env 2b0c ao 6x 85 De luy, 1100 pour délivrer au s° Jozzx, pour son payement d’un tableau du Mozs, représentant Erminie qui pense les blessures de Tancrède après le combat d’Argante, qu’il a livré pour le service de S. M., et gK 3° 4° Pour léétiaxations. à à nu ie, 4 Roiraniog BR 7 aoust : de Jean Prieur, dit Sainr-Arcarp, 1500 provenant des démolitions du moulin Allard qui luy ont esté laissez en déduction du remboursement du fond et du dédommagement dud. moulin......... . 1500of 13° aoust : desd. entrepreneurs, 2321 pour le louis d'or par muid de 211 muids de chaux livrez... 2391 8 aoust : dud. s° nu Merz, 300000! pour employer au payement des ouvrages que S. M. a ordonné estre faits pour conduire la rivière d’Eure à Versailles, outre les fonds cy devant faits, et 2500 pour les taxations.…. . Lis oi o led de des el nt 5 AL dE Sd nON De luy, 120001! pour délivrer au nommé Laura, orphèvre, pour, avec la somme de 36000 qu'il a cy devant reçeue, faire la somme de A8oooï, à compte de trois bancelles d'argent qu’il fait pour la gallerie du chasteau de Versailles, et 100! pour les taxations. . ... TU A PE ARR CAE UE NE a Otto où
8 aoust : Fe s' pu Merz, 18000 pour délivrer au nommé Laporsau, orphèvre, pour, avec 22000! qu'il a cy devant reçeus, faire la somme de hoooot, à compte d’une bancelle et quatre tabourets d’argent qu'il fait pour la gallerie du chasteau de Versailles, et 15oït pour les ÉHXAHONAS RE Un den acte TOILE) OU De luy, 10000 pour délivrer au nommé Merci, orphèvre, pour, avec 14000! qu’il a cy devant reçeus, faire la somme de 240001, à compte de six tabourets d’argent qu'il fait pour lad. gallerie, et 83h 6° 8° pour les taxa- Don Dato uote - dite 1 0000 0 07 De Iuy, 10000 pour délivrer au nommé Covsiner, orphèvre, pour, avec 140008 qu'il a reçeus, faire la somme de 2hooo%, à compte de six tabourets d'argent qu’il fait pour lad. gallerie, et 834 6° 8° pour les taxa- CON PNE MORE en RS di 1UO0E O0
! Le Louvre a deux Annonciations de l'AzpanE, toutes deux acquises sous Louis XIV et la même année, comme on le voit par le présent compte (n° 2 et 3 du catalogue italien).
* Au Louvre : n° 7 du catalogne.
* Se trouvait naguère au Louvre, n° 274 du chtitdgue de l'École italienne, par M. Vizcor. À disparu du dernier catalogue (1879).
20 aoust : desd. entrepreneurs, 24254 10° pour le louis d’or par muid de 220 muids 1/2 de chaux lireel seu een, ins ob ei 2. ut téiabtt où
22 aoust : du s° Tagvenor, 782 provenant de la vente dees estampes gravées pour le Roy, dont le nommé Mos- NIKER , libraire, a fait le débit...:..:...,.,,,. n8ot
26 aoust : dud. s° pu Merz, 5200 pour délivrer à la vetuve du s° Formonr, pour son payement de treize orangerrs qu'elle a fourny pour l’orangerie du chasteau de Veersailles, et 43 6° 8% pour les taxalions.. 52434 6° 81
27 aoust : à Jean Mazer, charpentier, 84 pour ce qui a cesté payé. à plusieurs scieurs de long......,.,. 84t
Desd. entrepreneurs, 2005! 13° 4° pour le louis d’or par muid de 182 muids 1/3 de chaux livrez. ........ PRRUR Lu se. DO don Ni passe adorent L°
26 aoust: dud. s° pu Merz, 1000000 de livres pour esitre employez à compte des dépenses qué S. M. a ordonné estre faites pour la continuation de ses bastimens pendant la présente année, outre les fonds cy devant faits, et 8333H 6° 8° pour les taxations. 10083334 6° 8°
5 aoust : de luy, 537ooït pour délivrer aux nommez Jaunes et Le Fesvre, tapissiers des Gobelins, pour leur payement de sept tentures de lapisserie représentans les Miois de l’année, les Élémens et quelques fables des Métamoorphoses , qui ont esté remises au Cabinet de S. M., et 929 16° pour les taxations........... 5hosoë 16°
De luy, Goooft pour délivrer au s° DaLencé, pour son rermboursement de pareille somme qu’il a payée pour un greand vaze d’agate onix garny d’or, qu’il a achepté des héfritiers de feu M. l'Électeur de Mayance et remis dans le Cabinet de S. M., et 5ott pour les taxations.. 605ott
De luy, 1050 pour délivrer au s° CLerx, pour son remboursement de pareille somme qu'il a fait payer par som correspondant pour un vaze de jaspe oriental qui a esité remis dans le Cabinet de S. M., et 8# 15° pour les Édmatiohs nn Eu 03 0x LA, 2h à to 08815"
10 septembre : desd. entrepreneurs, 2478 13° 4% pœur le louis d’or par muid de 225 muids 1/3 de chaux Mmes maso RCELE 4 28e Lost 238: 4
13 septembre : desd. entrepreneurs, 16134 6° 8° pour le louis d’or par muid de 146 muids 2/3 de chaux dinerèun 25 Side nues abat aalasgeenhie 2628146589
20 septembre : dud. s° nu Merz, 9636 18° pour déliwrer à la veuve et héritiers du feu s° Formonr, pour letur payement du fret d’un navire que led, feu s° Formont à eu ordre d'envoyer à Saint-Domingue, au mois de novembre 1683, pour y charger des orangers pour le: service de S. M., et 80ït 3° 0° pour les taxations. ... ble 2 35 tue s tent cu de buts 00498 29
IMPRIMERIE NATIONALE
De Prërre Man, serrurier de Versailles, 810 pour trente voyes die charbon de terre qu'il a eus du magasin de la machine. à raison de 27h Ja voye ........ 810ot
De CGuoqvanr, serrurier de Saint-Cir, 675% pour a BiVoyesbdent: 504.201: 34 HU AVE été . 675
De Vazzeraxn, autre, 810f pour 30 voyes... 81of
De Rocer, autre, 4o5ït pour 15 voyes....... Ao5f
De Tavernier, autre, 54o pour 20 voyes. . .. 54oët
De Davin , autre; 54oft èdem.....,.,....:. . hot
De Govnenow, autre, 270l pour 10 voyes.... 270
De Convizue, autre, 2164 pour 8 voyes..... 216
De Tavernier le jeune, 216 pour idem..... 2164
De Forprax et Bourer, autres, 391 10° pour 14 voyes 3911 10° De Renaucr, autre, 918 pour 34 voyes.. .... 918
nes terne sum ve ee
De Cucv, autre, 67 10° pour 2 agé 1/2.
De Rouizcé l’aisné, autre, 135K pour 5 De Dezeurres, autre, 361 pour 13 voyes 6 minots.
fans 25 DAS APS RE URSS OGC 41, te Gal De Noëz, sa 1351 pour 5 voyes......... 1391
671 10° voyes.. 139h
De Mexov et Noïrer, marchands, 1351 pour 5 voyes. DA: CURE Ré San OA RON EOLS, Li SOU
Arte ES nee Alu DRE La MG Ge sn 28 Qt De Morez, autre, 54 pour 2 voyes......... 5h De Dssserr, fondeur, 13 10° pour une voye 1/2...
LOL RER Re Er PeRETRTNE tte 18040" 16 ni L des entrepreneurs desd. bastimens,
22208 6° 8° pour le louis d’or par muid de 202 muids
19 septembre : dud. s° pu Mrs 2200! pour délivrer
dérchaux livrer sente one
à M°° Ja duchesse pe LA FERTÉ, pour son payement de vingt orangers qui ont esté pris dans son jardin pour le service de S. M., et 184 6° 8° pour les taxations...... 29184 6° 81 de luy, 1000000 de livres pour la con-
ss rss eee eo
‘octobre :
tinuation des dépenses que S. M. à ordonné estre faites dans ses Bastimens pendant la présente année, outre les fonds cy devant faits, et 83334 6° 8° pour les taxations
du frésomer. suomi ru aile: 16088881 67 81
De luy, 5oo0oof pour la continuation de la dépense que S. M. a ordonné esire faite pour conduire la rivière d'Eure à Versailles, outre les fonds cy devant faits, et 5041664 13° 4°
Desd, entrepreneurs des bastimens, 1965 6° 8° pour le louis d’or par muid de 178 muids 2/3 de chaux livrez pendant la semaine finie le 28 septembre derpie HDi) 23. Late bio 10656-67187
2 ri bn. s° DU Min 11997 7° 6° pour déli-
1664 13 4° pour les taxations . ....
vrer aux nommez Merci, DE Launay et la veuve Germain, orphèvres, pour, avec 38000! qu'ils ont cy devant receu, faire le parfait payement de 492974 7° 6°, à quoy montent trois grands guéridons d'argent à trois figures qui avoient esté commencez par led. feu Germain et qui ont esté achevez par lesd. Merix et pe Lauvay, pesant 1263 marcs 5 onces, à raison de 3otf 10° le marc, y compris le controlle, et 1oft pour la façon, et gAt 2° 10° pour lésilatations {rise Ja nit 113914 10° 4° 3 octobre : de luy, 31351 pour délivrer au s' ne Mu- RAT pour son remboursement de pareille somme par luy payée pour cinq vazes d’agathe qu’il a acheptez à Milan pour le service de S.M:, et 264 9° 61 pour les taxalions. 3161# 2° 6
6 à éciobtd à : de luy, Asa 6° 5° pour délivrer aux
CR 0. CPE ss... CCC …
nommez Janss et Lerevre , tapissiers des Gobelins, pour, avec 53700! qu'ils ont cy devant reçeus, faire le supplément du parfait payement de celle de 58853 6° 6° pour le prix de sept tentures de tapisseries représentans les Mois de l'année, les Élémens el quelques fables des Métamorphoses , qui ont esté mis dans le garde-meuble de S. M., et Aït 18° 4° pour les taxations... 51968 4° 9° De luy, 660 pour délivrer au nommé Héraurr, peintre, pour son payement d’un tableau du Moce, représentant saint Bruno, et 5H 10° pour les taxations.. . A DRE MAUR AR Sr SOA NL D De luy, 800! pour délivrer au s° Poncer, pour son payement d’un tableau du More, représentant Erminie en bergère ?, et 6% 13° 4" pour les taxations. 8068 13° h< 10 octobre : de luy, 2909! 10° pour délivrer au s' Le Monter, pour son payement de divers oyseaux el animaux qu’il a acheptez en Levant et amenés dans la Éd de Versailles, et 244 4° 11° pour les taxations. . . . à 29334 14° 11°
De luy, 24ooof! pour délivrer au nommé pe Lauxay,
uses eee eve
orfèvre, pour, avec 48000 qu’il a cy devant reçeus, faire 72000 à compte de trois bancelles d'argent qu'il fait pour le service de S. M., et 200! pour les taxalions.. M on PNR dR bite de tot sR300P,
21 octobre : des entrepreneurs des bastimens, 1717# 16° 8% pour le louis d’or par muid de 156 muids un 1717 16°.8° 16484 3° 4° pour le louis d’or par muid de 1648 3° 4°
sixième de chaux livrez..............
D'’eux, 149 muids 1/2 un tiers de chaux livrez..
! C’est la Vision de saint Bruno portée au catalogue du Louvre (1879) sous le n° 269.
2 Était au Louvre, n° 273 du livret de M. Vizsot; ne figure plus au catalogue de 1879.
D’eux, 938% 13° 4° pour le louis d'or par muid de 85 muids et demi de chaux livrez.....:. 938h 13° 4
26 octobre : d'eux, 455 11° 8% pour le louis d’or par muid de 41 muids 1/3 1/12 de chaux livrez.. .... Us NA Dé 0 MAR ENT AN Pere Copa 64
16 octobre : dud. s° pu Merz, 6000 pour délivrer au s° Borzaouy, ingénieur romain, par gratificalion , et 5ott pourles (tation... init, 4... 00bot
21 octobre : de luy, 6930ï 11° 8° pour employer au remboursement de divers particuliers dont les terres ont esté occupées par les travaux de la rivière d’Eure dans les atteliers d’Yvry, Pacy et Louviers, et depuis Chambré jusqu’à Heudreville, le tout de la généralité de Rouen, et 67 15° pour les taxations........... 6gg8 6° 8°
20 octobre : de luy, 3000ft pour délivrer aux PP. de la Congrégation de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six derniers mois de la présente année 1685.........,.. 3000
5 novembre : de luy, 1000000 de livres pour la conüinuation des dépenses que S. M. a ordonné estre faites dans ses bastimens pendant la présente année, outre les fonds cy devant fails, et 83334 6° 8° pour les taxations... VEN LR PT PME 1000 ON 0" 0
De Iuy, 5ooooo! pour la continuation de la dépense que S. M. a ordonné estre faite pour conduire la rivière d'Eure à Versailles, outre les fonds cy devant faits, el 4166 13° 4° pour les taxations.. .. 5041664 13° 44
Des entrepreneurs des bastimens, 5° 10° pour le louis d'or par muid de 1/2 muid de chaux livré... .. 5H 10°
D’eux, 254 13° 4% pour le louis d’or par muid de 2 muids un tiers de chaux livrez. ........ 251 13° 4
18 novembre : d’eux, 154 pour le louis d'or par muid de 14 muids un tiers de chaux livrez...... 154%
23 novembre : dud. s° pu Merz, {1197 pour employer au remboursement de divers particuliers dont les maisons et jardins, sçiz au hameau de Salory, se trourent enfermez dans l'augmentation du petit parc de Versailles, et 3434 6° 2% pour les taxations.. 415h4oû 6° 21
De luy, 331791 pour employer au remboursement de plusieurs particuliers dont les maisons et jardins sçiz au illage de Choisy-aux-Bœufs se trouvent pareillement enfermez dans l'augmentation du petit pare, et 276# ÿ° 10° pour les taxations. :.:......., 334554 9° 10!
22 novembre :.de luy, 10000! pour délivrer au 1ommé Lanorreau, orphèvre, pour, avec Aooooï qu'il a ty devant reçeues, faire la somme de 50000 à compte une bancelle et de quatre tabourets d'argent qu’il a inirepris de faire pour le service de S. M., et 834 6° 8% jour les taxations. ; : .....".. 100886 84
3 décembre : de Rosenr Bourer et Arexs Forprin, serruriers, 1481-10° pour 21161 livrés de vieux fer qui leur a esté délivré du magasin de Marly pendant les mois de may, juin, juillet et octobre 1685, à raison derott le milliers VIS NL ART 10"
9 décembre : de Barzzx et Rocmer, entrepreneurs, 1834# provenant du moïlon de la démolition d’un mur de closture du parc de Marly. .........,.... 1834h
Du s° ne Rusé, 6374 8° provenant de la vente des prez du moulin de Palfour et des palis qui ferment la route de Bourbon dans la forest de Saint-Germain-en-Laye.
15 décembre : du s° Prnauzr, garde de la Prévosté de l'Hostel, 500 provenans de la vente de cinq chevaux et une charrelte appartenans aux nommez Le CLenc et pe LA Loüs, entrepreneurs, . 14%... Doot
27 novembre : dud. s° nu Merz, 1100 pour délivrer au nommé GEsLin, peintre, pour son payement d’avoir racommodé un tableau de RarnagL, représentant sainte Marguerite, et 7% 10° pour les taxalions. .. 11074 10°
16 décembre : de Barry et Rocuer, entrepreneurs, 13251 provenant du moïlon de la démolition du bassin rond du derrière du chasteau de Marly........ 1325
18 décembre : des nommez Rivière, Romas et Ausé, 312/4 provenant d'obligations et autres effects du nommé DESDINE. ANS AL RE Re EE D
5 décembre : dud. s° ou Merz, 2035 pour délivrer à divers particuliers pour leurs payemens des maisons et héritages dont ils sont propriétaires, qui ont esté démolis dans les passages des canaux et fossez de descharge et autres ouvrages qui ont esté faits sur les ruisseaux de Gallardon et d’Espernon, pour le transport par eau des matériaux qui seront employez à la construction du grand acqueduc qui doit amener les eaux de la rivière d'Eure à Versailles, et 164 18° 4° pour les taxations.. . .. .. #
RP ENT Cd AE ARMAND SE ODA. LOT Le
6 décembre : de luy, 25000: pour délivrer aux s"° D’ArpouGnx et Vagoy, receveurs généraux de l’archevesché de Paris, pour leur payement des droits de lots et ventes de lhostel de Vendosme et ses dépendances, acquis au nom de S. M. par contract passé devant GazLoys et son collègue, notaires au Ghastelet de Paris, le 4 juillet dernier, et 2084 6° 8° pour les taxations”. .. 25208 6° 8°
De luy, 13120 pour délivrer au nommé Daxer, pour son payement de deux grands vazes d’agate onix garnis de rubys et d’or travaillé en relief, deux vazes de cristal de roche, une coupe d’agate orientale garnie d’or avec son couvercle et d'un vaze d’agate d'Allemagne en forme
de coquille qu'il a livrez pour le service de S. M., et 1094 6° 8 pour les Laxalions .....,... 13229h 6° 81
14 décembre : de luy, 3300f pour délivrer au s° Bosc pour son payement d’une statue antique de marbre blanc représentant Vénus, qu'il a fait mettre dans la grande gallerie du chastieau de Versailles, et 27 10° pour les 33274 10° 15 décembre : de luy, 3600 pour délivrer au s' Bosc,
taxalions, . + «. CRT ET MS RER
pour son payement d’un vaze d’agate onix garny d’or, diamans et rubis, qu’il a achepté à Hambourg pour le service de S. M., et 33# 6° pour les taxations........ 36334 0° 6°
20 décembre : de luy, 150000f pour la continuation de la dépense que S. M. a ordonné estre faile dans ses bastimens pendant la présente année, outre les fonds cy devant faits, et 1250 pour les taxations.... 151250
22 décembre : de Jean Beauté, 300 provenant de la démolition d'un pan de vieux mur qui restoit à un ancien parc joignant Noisy, appartenant à $. M.... 30of
De luy et de Roserr Le Roux, 18208 6° 10° provenant des maléreaux de la démolilion des murs de closture du 1820 6° 10°
2 janvier 1686 : du nommé Yvon, l’un des entrepre-
FD ER PA AE
neurs de la brique pour les travaux de la rivière d’Eure. ; 1499! 15°
3 mars 1686 : de plusieurs particuliers locataires des maisons appartemantes au Roy sçizes à Paris, 3695 pour une année desd. maisons écheue le dernier décembre 1688 4 36951
28 décembre 1684 : du nommé Brouuer, 35 pour le prix de la vemte d’arbres morts trouvez dans le parc de Vincennes. . 3ott
28 febvrier 1685 : dud. Brouizzer, 608 pour le prix de plusieurs arbres fruitiers arrachez dans le petit parc de Vincennes........... SORTE NEO PUR . Got
En tête du registre se trouvent les articles suivants :
RECEPTE POUR L'ANNÉE PROCHAINE 1687 (sr).
10 janvier : de M° Esrienne Jenannor, s° pe BarTiLLAT, 50000! pour ennpioyer à compte des dépenses que S. M. ordonnera estre ffaites en ses bastimens l’année prochaine 1687, et 416% 13° 4% pour les taxations. 50416 13° 4°
17 janvier : de luy, 18000 pour employer aux mesmes dépenses de l’anmée prochaine 1687, et 150of pour les laMipnsesipalié :: à piste de vi th vols @BHDOI
29 janvier : de luy, Aoooo pour employer à compte des dépenses que S. M. ordonnera estre faites en ses bastimens de Chambord l’année prochaine 1687, et le h0333 6° 8° 2 septembre : de M. ps za Touane, 79000! pour em-
surplus pour les taxations....,.,.....
ployer à compte des tuiaux de fer de fonte que l’on fait
pour la rivière d'Eure et Versailles . ; s... 79000!
(Gette partie de 79000 a été remboursée au s° DE LA Touaxe sur le fonds de 2000000 de l’année 1687, fait pour les dépenses de la rivière d’Eure, suivant mon ordonnance du 26 janvier 1687, et, attendu qu’elle ne fera qu’entrée et sortie sur le compte du trésorier des Bastimens de lad. année 1687, elle ne doit point produire de taxations.)
23 janvier : à Jean Maruer, charpentier, à compte des ouvrages qu’il a entrepris de faire pour lesd. bastimens en l’année prochaine, suivant l’ordonnance de fonds expédiée el cy devant enregistrée. ............. Loooott
Au nommé Guizzois et ses associez, entrepreneurs de la fourniture des pierres de Saint-Leu pour lesd. bastimens, qui sera imputée pour argent comptant à Pierre Le Musrree et Gérarn Mancou, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’ils feront l’année prochaine au bastiment de la grande aile du chasteau de Versailles, suivant la mesme ordonnance de fonds cy devanhenienininées Li. diese es RAD 10000
27 janvier 1686-2 febvrier 1687 : à Domnico Cucar, fondeur, à compte des ouvrages qu’il a entrepris de faire pour le service de S. M. l’année prochaine, suivant l'or donnance: (28m). hé ur. si dedmerlene 180001
24 febvrier-91 avril : aux nommez Augin et Dugzanc, terrassiers, à compte des fouilles et transports de terre qu'ils ont entrepris de faire à Chambord en 1687, suivantaples Cale s de métis nt Rat es ca 3700!
25 mars : aud. Aupin, sur les mesmes travaux. 1000 24 febvrier-92 juin : à Jaoues Hasenr l’aisné, Jaques Haserr le jeune et Jaouer, entrepreneurs, à compte des provisions de matéreaux qu'ils font pour les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont entrepris à Chambord en 1687
1 Cet article est placé en tête du registre (au folio 3), immédiatement après le chapitre qui porte pour titre : Recepte pour l’année prochaine 1687.
re
2h febvrier : au s° Desconers, pour employer aux meniües dépenses dud. chasteau de Chambord... ... hoof 2h febvrier-7 juillet : à Porrevin, charpentier, à compte de la charpenterie qu’il a entrepris de faire aud. chasteau (3 p.)......4bsaah he uu/46000îf 10 mars : à la veuve Ray, charpentier, à compte des réparations à faire en 1687 aud. Chambord, à la maison diu faisandier et autres lieux... ..........,.. 1000 A Ausry, paveur, à compte des réparations de pavé à faire aux offices dud. chasteau..,............ DGot 17 mars-7 juillet : à Cuvizier, serrurier, à compte de ses ouvrages et fourniture de gros fer pour la chapelle (ape sus dos anasela nus use 2a00f 17 mars : à Mazeuine, plombier, à compte du plomb qu'il a entrepris de livrer pour idem......,... 5oof 7 avril-7 juillet : à Lacman, maçon, sur la maçonnerie aux bresches des murs du pare et des entretiens du chasteau et lieux en dépendans (2 p.)....... 8oof 9 juin-7 juillet : à Besnier et la veuve Ray, charpentiers, sur les réparations des ponts de la Canardière et de l'Ormetron (a p.).......,....,,..,.,., Boot
Q juin : à Tesmer, couvreur, sur les réparations qu'il a entrepris aud. Chambord. ................ 900
9 juin-97 juillet : à Trivouart et MarcuanD, vitriers, sur les réparations des vitres dud. chasteau (2 p.). Aoott
À Bgauyouax, serrurier, sur ses réparations aud.
chusteadi (ai paie CUS CAN ML ne 300 7 juillet: à Bowxer, menuisier, sur ses réparations de MOREL UNIL VARIE RETARD ELA tool À Pornemozce, sur les réparations de pavé..... 5ott
2 septembre : au s° Couron, à compte et par advance de 10000 toises de luiaux de 18 pouces pour la rivière
À ADN USER ORIRSS LTANEE 2 AS GARE RS RU OS LAS AS DA 3looott A luy, sur 13000 toises des mesmes tuiaux pour Ver- FEES AAC SAR TO AE RN PR PAR RAR ER . 80000
Au s° ps Vaucoins, sur 3000 toises de tuiaux qu'il
doit fournir pour la rivière d’Eure.......... 10000!
Au 5° DE LA PotERIE, sur 1500 toises de 18 pouces
HOUR VÉiNens tn ei “ent, 20000 Somme de ce chapitre. ....... 186710t
DÉPENSE
MAÇONNERIE
7 janvier-23 décembre : à Pierre Le Muisrne, entrepreneur, à comple des ouvrages de maçonnerie qu’il fait pour la grande orangerie (30 p.)...... 611900f
7 janvier-23 décembre : à Jaques Maziëre et Pierre Bercenon, à compte de leurs ouvrages au chasteau (a 9 pe ee de loue ds demi 14: 67700
7 janvier-13 may : à Jaques Mazière et Pierre Ber- GERON, à compte de leurs ouvrages à la maçonnerie des Sauter ph de id die 40008
k mars-1* avril : à Apriex Noëz, maçon, à compte des réparations qu’il fait pour empescher les cheminées de: fommes:(a pe): us. Sauf han ds ati ser boolt
15 avril-24 juin : à luy, sur ses ouvrages au logement des matelots (4 p.)...............,.. 1900
13 may : à luy, sur ses ouvrages en divers endroits du potiégupe (3 Di}. er. 0900!
11 novembre-23 décembre : aux nommez Rossi6noz ct Dasany, à compte de leurs ouvrages de maçonnerie au réservoir de Trianon (3 p.)................ 20001
1% avril : à Léonann Aumasson, dit La Fonramne, à
comple de ses ouvrages en divers endroits du petit parc. LS UMR Rd UE 0 ART Re at LONDON
1% avril-13 may : à Lespéc, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie du petit pare (3 p.)... 1700
27 may-19 aoust : à luy, sur ses ouvrages au petit parc Rd Érianon Con Dee c7 00, 4 22 2000!
* 15 avril- 23 décembre : à Pouizzier , maçon, à compte des pierrées qu'il fait à costé de la pièce des Suisses COUR SPP RENE MR ARS ES
30 septembre-23 décembre : à Gerarn Marcov, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'il fait au jardin de Versailles (3 p.)........... 55oof
22 juillét-23 décembre : à Nicocas Le Joxereur, à compté des aires de ciment qu'il fait au dessus de l’Oran- ROUE D DO RP RENNES PF ON
7 janvier : aux nommez Guérin, La Core et BraxcuarD, Aa pour leur payement du plastre’ qu'ils ont fourni pour employer aux consolles de la Renommée dans 1 polie pale LS UML MR LE ent 0 sn
28 janvier : à BonnarD et Lamoureux, maçons, 1281 6° 8° pour leur payement du plastre qu’ils ont fourni pour mettre sous le parquet de la Gallerie et autres appartemens du chasteau..........,..... 198 6° 8°
À Gnos-Jrax, macon, pour son payement de 55 sacs de plastre qu'il a fourny pour mettre sous le parquet de l'appartement des bains au chasteau, à 164 le muid. KES PARU RAR TRE É RR N Na e SRR ES
30 septembre-1 4 octobre : à luy, pour son payement de 20 voyes 2/3 de plastre qu’il a fourni pour mettre entre les lambourdes dans le chasteau (2 p.). 98# 13° 4°
28 janvier : à Apriex Noëz, maçon, pour son payement de petiles réparations de maçonnerie et de carreau de terre cuite qu’il a fait en divers endroits du chasieau en 1684..... EU SATA AL 2384 15°
18 febvrier : à Lespée, entrepreneur, 4344 6° 1° pour, avec 132008 qu'il a cy-devant receus, faire le parfait payement de 18544 3° 1°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par luy faits au bassin du Dragon el de la Piramide, rétablissement du mur de la pièce de Neptune et matéreaux qu’il a fournis pour la fondation du cabinet au dessus du Marais, au petit parc de Versailles, en 1684..... RIRE ARE Re ETS 2: Hg 81"
29 febvrier : à luy, pour suplément du susdit parfait payement. .:034/00. PU De LR il Re 1554 14°
25 febvrier-9 décembre : à François Guicrauwe, dit Dusuisson, pour plusieurs réparations de carreau de terre cuile au chasteau (6 p.)......... 12654 15° a
8 avril : à Jaque Mazière et Prernx BERGERON, entrepreneurs, 29868 13° 6° pour, avec 47100f qu’ils ont cy-devant reçeus en 1683 et 1684, faire le parfait payement de 76968K 13° 6°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par eux faits, tant au chasteau, Ménagerie et autres endroits du petit parc de Versailles, que pour la construction de trois glacières proche les moulins de Clagny pendant les années 1689 à 1684. 29868 13° 64
19 avril: à Guirraume Tarape, maçon, 8# pour, avec ok qu’il a reçeus, faire le parfait payement de 48#, à quoy montent les modèles des marches et consolles qu'il a fait au pied des grouppes des Bains d’Apollon au petit Para ses RNA TR Nora PARA AE en PO PE LI
A Lapovcrur, tailleur de pierre, 44H 12° pour son payement des journées qu’il a travaillé à tailler et scier les piédestaux entre le bassin d'Apollon et le canal de Versailles . .. ... SRE A MN ENT RUE D EU EL ILUR 1
29 avril : à Louis Bezeau, dit La Pensée, entrepreneur, 1070 16° pour, avec 53004 qu'il a cy-devant receus en 1684, faire le parfait payement de 6370 16°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par luy faits à la nouvelle serre des grands orangers de Trianon en l’ann68 40844, Li 0R UE 1070 16°
29 avril: à Cuampaçxe et ses camarades, soldats, pour
see
avoir transporté trois toises de moïlon au petit parc proche le bassin de Cérès............. LR bit
27 may : à Jaque Mazière, paveur, pour son payement de 10 toises 3/4 cubes de moïlon qu'il a fourni pour paver l'allée de la Colonade......,.:,... 915
10 juin : à Tirez, paveur, pour son payement du pavé de moiïlon qu’il a fait dans l'allée qui va de l’Apollon à la Colonade, dans le petit pare. . ..... . 43ot 6°
5 aoust : à Prenne Le Maisrre, entrepreneur, pour son payement des ouvriers qu’il a fourny pour démolir l'escalier au haut de l'allée de la Piramide et autres ou- Yrapeai. 1400 284 GE AN GUOR PS nc . 285f 1°
23 décembre : au s° Doysonvizze, pour son payement d’avoir fourni el fait voiturer à Versailles 47 voitures de pierre, de la chaussée, qui ont esté employés à la tablette du canal........ PERS AL A Va lé Rae g7M 11°
Somme de ce chapitre... 7572584 12° 9°
TERRASSES
31 décembre 1684-28 janvier 1685 : au nommé BercerLeur, lerrassier, à compte des bonnes terres qu’il a transporté pour mettre en la place des méchantes qu'il a ostées au pied des palissades du petit parc (3 p.). 1314
19 janvier-18 mars : à Laroresr, terrassier, pour son parfait payement des bonnes terres qu’il a transporté le long des palissades entre la Girandole et la Colonnade des Sources au pelit parc {(4p.)...4........... 12108
er
1*® avnil-28 octobre : à luy, sur les transports de
terre qu’il fait dans l'allée à costé de la pièce des Suisses
(te DR UE SR LRRUE RL ut FR Us ar he
Somme de ce chapitre... ....... 657ot
RECOUPES
21 janvier-6 may : à Cozinor et consors, jardiniers, pour parfait payement de 156/9ft 9° sur les ouvrages de recoupes que luy et ses associés ont fait dans les allées du petit pare de Versailles pendant l’année 1684 et la présente (7 p.)..... AAIPPNIT IN LIRE R 51 lait 9°
13 may-92 septembre : à eux, sur les recoupes du petit parcio pi). 340 un : di HT tt D 1 12800
16 septembre-14 octobre : à eux, idem de l’Orangere: (8: PAS LEE AA, AR USE LAN ER SN 1800
25 novembre-23 décembre : à eux, idem dedans et
TRANSPORTS DE TERRES ET OUVRAGES DE GLAISE
18 febvrier-15 avril : à Huserr, terrassier, pour son parfait payement des transports de terre qu'il fait derrière les treillages au long de l'allée de la pompe au petit parc, à raison de 40° la thoise (a p.)... 1334 6° 8°
10 juin : à luy, pour son payement des tranchées qu’il a fait dans le parterre du nord pour poser des conduites d’un pied et de 10 pouces pour les bassins des Cou- TONNES Ut ANR re AS A On
21 janvier-23 décembre : à Puicippes Bereue et Bcor, terrassiers, sur les terres qu’ils transportent à l'orangerie de Versailles (21 p.)............ 21841t
1-15 avril : à Férix et Marvin Mouin, terrassiers, pour leur parfait payement des transports de terre qu'ils ont fait au haut de la pièce des Suisses et des fossez GO TE Dar CA Da) Led eee ait ae ar do ln ve LÉO ON
13 may : à eux, pour leur payement des transports de terre qu’ils ont fait dans les bosquets de l’Encelade et de la Salle du conseil au petit pare......... 1434 4°
10 juin : à eux, pour avoir fouillé et transporté les lerres qui estoient au long du treillage de perche de chaslaignier à costé de la pièce d’eau devant le chas- DER A A ECTS AT GUN UE NT 0 00
16 septembre-23 décembre : au nommé Fouquer, terrassier, sur les transports de terre qu’il fait pour l'augmentation du réservoir de Trianon (7 p.)..... 295ot
30 septembre-9 décembre : aux nommez Duranp et La Fonrcx, lerrassiers, sur le conroy des 2 bassins du parterre au dessus de lOrangerie (4 p.)...... 1000
25 novembre-»3 décembre : à eux, sur le conroy du FOOT dE manon CDD ee en eds due 4 800!
30 septembre-30o décembre : au nommé La Brvu, pour son parfait payement à quoy montent les terres qu’il a enlevées de la superficie de l’isle qui estoil dans le milieu de la pièce de l'Isle royalle, et les avoir transportées hors le jardin de Versailles (4 p.)...... 584
9 décembre : à Roz£, à compte de la fouille de terre qu'il fait devant la porte de l’Orangerie prez le Labi- DA OS sa A SL En PAR Re al
9-25 décembre : à Hour, à compte des transports de terres provenant de la fouille des aqueducs à l'allée du jeu de longue paume (2/p.)............,,... 330ot
23 décembre : à Remy Jaxson, jardinier, à compte des terres et gazon dans le petit pare... .......... Aoot 25 febvrier-1" avril : à Larorce, glaiseur, pour son payement des journées qu’il a travaillé à démolir la décharge de la pièce d’eau de Neptume au petit pare et de la fouille des terres pour une autre décharge (2 p.)... nannee Bi RIRE PEU, 2.44 'Eant QU 29 avril: à luy et Duranp , pour leur payement d’avoir rélably le conroy du bassin de Trianon au dessous du bois deb eamadeas he An Lun tr ,.+ anbtt@t 13 may : à eux, pour leur payement d’avoir rehaussé le conroy des bassins de la Piramide et des Couronnes au POHE DRE ab diacsmns Heu dupe ot bu Lie et QT 27 may: à eux, pour leur payement des fouilles de terre et ouvrage de conroy de glaise qu’ils ont fait au Don de Ares ni di Hot ot 29 juillet : à eux, pour leur payement d’avoir rétably la faute du conroy du bassin d’Apollon et rehaussé le tour des bassins de Bachus et de Cérès..... 94 4° 11-29 novembre : à eux, pour leur payement d’avoir rélably le conroy du bassin des bains d’Apolon à la décharge nouvellement faite à l’Ancelade (2 p.). 403 16° 11 mars : à Fouquer, pour faire son parfait payement de 774, à quoy montent les fouilles et transports de terre pour la construction des aquedues proche la oroite daneid Dell banc. {24.42.14 aan 20 avril : à luy, pour avoir sablé l’escurie servant de magasin pour les chaises roulantes............. 998 23 décembre : à luy, pour le sable qu'il a transporté au chasteau pour mettre dans les apparlemens où l’on a démoly les planchers. ...,...... Mois dun des Dr ÉO) 25 mars : à Duvercer et consors, lerrassiers, pour leur payement de 6 thoises 4 pouces de glaise qu'ils ont transportés hors des Sources au bosquet de la gallerie d’eau, à raison de 7h la thoise........... hot 9° 8° 1° avril : à Couwor, jardinier, pour son payement des fouilles de terre qu’il a fait pour les trois glacières proche les moulins de Gagny. :4 24,418, .020 14888 15? 29 avril-19 aoust : à Lacanne et Yveuin, pescheurs, pour le sable de rivière qu'ils ont tiré à Saint-Cloud pour le petit pare, à raison de 6° le muid (6 p.)..... es 20 Re Ra EAST 571008 a 97 29 avril-27 may : à CnapgLain et consors, voituriers, pour leur payement du sable qu'ils ont voituré à Versaillés faipi) See A NME 0 ST a 8Baît ro" 10 juin : à Février et consors, pour leur payement de la voiture d’iceluy à Versailles............. 989f À Por-pe-Vin et ses camarades, soldats terrassiers, pour leur payement des bonnes terres qu’ils ont enlevées
pour faire le massif.de l'escalier pour descendre du jparterre d’eau au parterre de gazon au petit parc.... «274
8 juillet : à Fnaxçois Feré et consors, pour leur paayement de 126 muids 3/4 de sable de rivière qu'ils ont voituré dans le petit parc... ......,....... 298M 3°
À Huserr, terrassier, pour avoir fouillé les trenclhées pour poser les conduites de communicalion des pitèces d'eau au méservoirisle titi à ma Ride DUR dE 69 18°
8 juillet-5 aoust : à Laroresr, terrassier, pour son payement de plusieurs journées d'ouvriers qui ont fotuillé et recouvert des conduites dans le parc et en divers: endroits du pelit parc (2 p.)............,. 1498 10) 6°
29 juillet : à luy, pour son payement des terres qu'il a transportées pour faire le massif de l’escallier en descendant du chasteau à la Piramide.. ........,. 991% 5°
8 juillet : à Jaxson, pour son payement des tranclhées qu'il a fait pour planter des ormes depuis la porte du Potager jusqu’à la porte du parc........... Bit 10°
9-19 aoust : à Caarzes Movrn et consors, voiluriters, pour leur payement des voitures de sable de Saint-Cloud À VOPANIE (Re se cute ns dupe et ve OODI D
19 aoust : à La Jeunesse et consors, soldats, pour Ileur payement d’avoir nettoyé l’acqueduc de la décharge de la pièce de Neptune au petit parc.......... 39 19°
19 aousi-11 novembre : aux nommez Sainr-LéGer, SANsonEy, et autres soldats du régiment du Roy, pour Îleur payement des terres qu’ils ont transportées de dessous les voûtes de la rampe de l'aile droite de l’orangerie: du Choses De RL MDI 3°
11 novembre : au nommé Parisien et ses camaradles, soldats, pour leur payement d’avoir enlevé les terres qui estoient autour de la pièce d’eau devant le chasteau. !5ott
11 novembre-923 décembre : aux nommez Duvaiz et Boxnouue, terrassiers, pour leur payement de plusieurs fouilles et transports de terres qu'ils ont faits en diwers endroits du petit parc et jardin de Versailles (3 p.)..... abs Ja A ie be Mt tele: haben 000 MO
23 décembre : à eux, pour avoir enlevé et transporté les Lerres qu’on avoit draguées dans le canal. .... :364
11 novembre : à Ducros et Larorce, soldats terrrassiers, pour leur payement d’avoir nettoyé les aquedlucs qui sortent du réservoir de l’hostel de Villeroy... :3ot
Somme de ce chapitre..... 38213h 0° ‘7
RÉPARATIONS DE CARREAU DE TERRE CUITE
30 seplembre : au nommé Dosuisson, careleur:, à compte des réparations de carreau de terre cuite qu'il fait qu chasleqn aa cel sheet ee EM Oit
CHARPENTERIE
25 febvrier-28 octobre : à Jean Maver, charpentier, à comple des ouvrages de charpenterie qu’il fait au chasteau de Versailles (5 p.).................. Groot
15 avril : à luy, pour parfait payement de 1045684 18° 2°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie par luy faits tant au Grand Commun, au Chenil, à Trianon, qu’au chasteau de Versailles, en 1683.. 182684 18° 9°
À luy, pour son payement des bois qu’il a fourni pour la construction des barques que l’on a fait, tant pour le canal de Versailles que pour Marly... .... 769 15° 62
13 may : à Féux Gimannin, charpentier, pour son payement de 3 pièces de bois de 5 et 7 thoises de long qu'il a fourni pour faire les bordages des barques pour le Canal de Versailles 0.4 hi hot
À Isero Sora, charpentier vénilien, pour son modèle de la piotte! faile pour le canal de Versailles. 25 18°
28 janvier : à François Porace, charpentier, pour son payement d’une réparation de charpenterie qu'il a faite aux pompes de Versailles. , ...,........., Gi
5 avril : à luy, pour son payement de ses journées et de celles des ouvriers qui luy ont aydé à descendre des conduites de plomb dans les acqueducs proche le chasteau jusqhes an 17 DAS, nie 4... DO 0?
20 avril : à luy, pour la façon de la baraque de charpenterie pour la construction des barques à la véni- Hennes te et LUS"
29 avril : à luy, pour son payement d’avoir sorty et voituré au magasin à Versailles les colonnes du ciel ouvert que l'on a MÉMOIRE Landes 2001
24 juin : à luy, pour son payement d’avoir démonté et transporté au magasin les Termes et grilles qui fermoient le Parterre d'amour au petit parc....,,. 41H
29 juillet : à luy, pour son payement de la façon des baraques qu’il a faites pour les ouvriers de M. ne Laxcr- RON SN ÉD P R LIOR AO
25 novembre : à AuGer, charpentier, pour son payement d’avoir démonté 2 fois et remonté une fois le petit berceau d’orangers de Trianon......... 341 10°
À Cuevrier, charpentier du Havre, pour son payement de ce qu'il a fait sous M. pg Lancsnon . .... 38h
9 décembre : à Derriar, pour 35 journées employées à plusieurs ouvrages du chasteau........... 59 10°
23 décembre : au nommé Parzcarn, pour avoir monté
! D’après le Dictionnaire de Trévoux, une piote ou piolte est un petit bâtiment en usage à Venise et ressemblant à la gondole,
et démonté les échafaux de la gallerie du chasteau...., D dns tn ddr ate de Ga LAON O7
À Rinouer, pour son payement des bois d’ormes qu’il afourne pouR le canal... ,,..,244402 4440, 2 87
1° avril-20 may : à La Rocme et son compagnon, scieurs de long, pour parfait payement des sciages de bois par eux faits pour faire des barques pour le canal CO DM SE nu AU 6 39"
10 juin-23 décembre : aux charpentiers et scieurs de long qui ont travaillé à la construction d’un vaisseau pour le canal sous la conduite de M. le marquis ne Lan- GERON, du 9 juin au 20 décembre (9 p.). 5903 17° 8°
Somme de ce chapitre... .. 335364 18° 4%
COUVERTURE
15 avril-928 octobre : à Esriexne Yvon, couvreur, sur ses ouvrages de couverture au chasteau et à la Ménagerie de Versailles (3 p.)............,... 35ooï
27 may : à luy, sur ses ouvrages aux baraques des ma- MOI Un Anne LR CT a MO AR NET 0008
h mars : à luy, pour, avec 3100 qu'il a cy-devant reçus et 33298 qui luy sont déduits pour démolitions qui luy ont esté données desd. bastimens, faire le parfait payement de 37588 13° 3°, à quoy montent les ouvrages de couverture par luy faits au chasteau de Versailles et lieux en dépendans, en 1683.. 4159 13° 3°
18 mars : à luy, 563 pour suplément de payement de 2253 thoises de recherche qui ne luy ont esté réglez qu’à raison de 10° la thoïise dans le parfait payement cy-
CH TUE CRE SE HALLE NAS RAS EE ue LT CBI 25 mars : à luy, pour suplément de 4549 thoises 1/a de recherche, idem. ...,...,,,..,...,. 11874 9° 6%
Somme de ce chapitre... .. 10360 o° 9°
MENUISERIE
21 janvier : à Esrienne CareL, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie au chasteau de Versailles... 5oott 18 febvrier-9 décembre : à luy, sur les ouvrages qu'il fait pour le petit nouvel appartement de S. M. GO parade. le eme niet dv détour Copoil 29 avril : à luy, sur ses ouvrages aux anciens apparternieus, de SMS Re NU UE Et O0oN 23 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux vaisseaux du CE LE EN A RE eut hr 11 febvrier-14 octobre : à luy, sur les ouvrages qu’il a entrepris pour la grande oranperie (12 p.)., 1580ot 28 janvier : à Prerne Dyonis, menuisier, à ‘compte des ouvrages qu'il fait au chasteau........,,, 1000
COMPTES DES BÂTIMENTS, =— Il.
18 febvrier : à luy, sur le petit nouvel appartement de SEAES RU Ne ee eooott 8 juillet : à luy, à compte du parquet qu'il fait pour un des salons du bout de la gallerie et deux autres DAC Re ARIANE ENeN 19 avril-9 décembre : à Anromnæ River, menuisier, sur les portes qu’il fait pour la grande orangerie CPAS A TR RP US ed qui 2 Septembre : à luy, à compte de la menuiserie qu'il fait: à la serre de Trianon. .::.....41:,1.:.1 8oot 18 mars-25 décembre : à pu Cors, menuisier, à comple des ouvrages qu’il fait au chasteau de Versailles CORRE RAR AR EP SEX (26e ago 9 aoust : à Nicozas Euonp, dit Grasse, menuisier, à comple des ouvrages qu’il fait à Trianon... .... 3ooftt 2 septembre : à luy, sur ses ouvrages au logement des 0 12 Le PA A A OR AE ie AM ER A AE MC LU
29 avril-24 juin : à ParzzrarD, menuisier, pour son parfait payement des ouvrages d’eschaffaux pour les salons des bouts de la Gallerie (2 p.).......... 1000
18 febvrier : à Denis Daviexon, menuisier, pour son parfait payement de 25674 8° 10°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie par luy faits au chasteau de Versaïlles el lieux en dépendans, en 1684.. 20674 8° 10
À pu Cons, menuisier, pour son parfait payement de 17480tt 8° 104, à quoy montenl ses ouvrages de menuiserie au chasteau et lieux en dépendans, en 1683 et LOU ae Re it vi DSGO TUE
À Anroine River, menuisier, pour son parfait payement de 11068 9° 10°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie par luy fait en divers endroits du chasteau de Versailles en 1684......,,.....,. 1368 a° 10°
10 juin : à luy, pour son payement des ouvrages de menuiserie qu'il a fait à la chaloupe de la pièce des SUR a EE RL arte be de. LIN Ce Aa
5 aoust: à luy et Esrienne Care, pour leur payement des planches de sapin qu’ils ont fourni pour M. ne Lax- Geron et pour le feu d'artifice qui a esté fait au bout du CB a de AR its a FRE UIE 09 Fa rt AMAR QE
24 juin : à Esrienne Carez, pour son payement des ouvrages de menuiserie qu'il a fait au chasteau en la Présenle ane se ge 00 MR M ET BA
25 febvrier : à Emonp, dit CLasse, menuisier, pour son parfait payement de 13184, à quoy montent les ouvrages de menuiserie par luy faits en lad. année 1684 en divers endroits du chasteau de Versailles . ‘..... 3184
27 may: à René Vonmax, menuisier, pour son payement de 30 journées 9/3 qu'il a travaillé à la barque
IMPRIMERIE NATIONALE
que font les Dunkerquois, depuis le 17 avril dernier. LUE OS ASUS
8 juillet : à Caquerarr, iden, pour son payement de
ds se
66 thoises die planches de chesne qu’il a fourni pour les couvers des orangers de Trianon.............. 66
25 novembre : à CLasse, idem, pour son payement d’avoir démonté et remonté les chassis d’hyver du chas-
téaueb de lhisle. nie ae ANR OO
Soname de ce chapitre. ... 555174 7° 10°
SERRURERIE
27 may-93 décembre : à Hierosme La Vieux, dit TouLouzax, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu'il fait pour le chasteau et lieux en dépendans (4 p.).
SAR dl AR AURAS ES AL ie md cie 90
28 octobre : à luy, sur ses ouvrages à l’Orangerie.. . D PNR nt Ds de de dt nie à tee Lee 1 DUON
h mars- 25 novembre : à Cuocarp, serrurier, pour ouvrages de serrurerie qu’il fait pour les équipages du petit parc die Versailles (6 p.)........... 13691 15°
18 mars : à Louis Tavernier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il a fait à la Ménagerie et autres endits ide Version, 200 en bheseu ce. 10001
8 avril : à Tavernier le jeune, à compte des ouvrages de serrurerie qu'il a faits au chasteau de Versailles en 1OBNTE LS. DD PRET DUR VE QE Late abat ta Bis DOON
2 septembre-28 octobre : à luy, à compte de la ferrure qu’il fait à la nouvelle orangerie (2 p.).... 5oot
20 febvrier-11 mars : à Jean Fenez, serrurier, pour son parfait payement de 2489 10° pour ouvrages de serrurerie par luy faits et fournis au magasin de S. M. depuis le 16 novembre 1683 jusqu’au dernier décembre TOMATE MER NAIL ELA td lus sos M UBAT da"
10 juin-2 septembre : à luy, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il a fait pour le chasteau (3 p.). 80oû
2 septemlbre-1 4 octobre : à François Forprin, serrurier, sur la ferrure de deux croisées à l'Orangerie ÉSap ES LS SURR DOME LU LE Re Ga A 4 7 Ego bi
25 febvrier-11 mars : à Le Roy, serrurier, pour son
parfait payement de 20894 5° 7°
, à quoy montent les ouvrages de: serrurerie par luy faits au chasteau de Versailles et lieux en dépendans, depuis le 5 septembre jusqu'au 22 décembre 1684 (a p.)........ 14874 5° 7°
15 avril- 5 aoust : à luy, à compte des ouvrages qu’il fait au, chastieau, (3:p.).s .,:.,....,......,. 1800
2 septemibre-28 octobre : à luy, sur, la ferrure des
deux croisée: pour la nouvelle orangerie (3 p.).. 900
h mars-23 décembre: à Tomas VALLERAN, serrurier,
à compte des ouvrages de serrurerie qu’il a fait au chas-
teau de Versailles et lieux en dépendans, ez années précédentas Co pi}. eine An DO
19 aoust-28 octobre : à luy, sur la ferrure d'une porte et deux croisées à l’Orangerie (4 p.).... 160ott
25 mars : à Doror, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu'il a fait aud. chasteau en 1683 et LOS Le ose sde RE MEN Ce D OI
18 febvrier : à Louis Cnocarp, serrurier, pour son parfait payement de 7511 3°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie par luy faits en divers endroits du chasteau et petit pare de Versailles esdites années 1683 et 2681. 4. RME LL DES C'AAMOAU DS
18 febvrier : à Pierre Mans, serrurier, pour son parfait payement de 60074 17° 6%, à quoy montent les ouvrages de serrurerie par luy faits en divers endroits du chasteau et petit parc de Versailles depuis le 2 décembre 1683 jusqu’au dernier aoust 1684...... 3074 17° 6"
1% avril : à luy, pour son payement des ouvrages de serrurerie qu'il a fails à plusieurs croisées des passages du chasteau de Versailles ............... 187% 16°
15 avril : à luy, pour son payement des ouvrages de gros fer qu'il a fait au chasteau de Versailles et lieux en dépendans, depuis le 20 juillet 1684.... 456 19° 6°
9 décembre : à luy, pour son payement de deux voitures 1/2 de charbon de terre qu’il a fourni pour les serruriéns'Œdiqanal..e 035426 45 06 10e 4x 108
18 febvrier : à Jeax-Gasriez Lucuer, serrurier, pour son payement des tringles qu’il a faites pour les croisées de la gallerie du chastean de Versailles .... 1198 6° 8°
25 mars : à Hrerosme La Vieux, dit TouLouzan, pour son parfait payement de 21994 9° 6%, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’il a faits au chasteau et petit parc pendant les cinq derniers mois 1684, déduction faite de 964 13° 4° pour vieux fers qui luy ont esté livrez du magasin. #00 0200); 0061 45° 9°
1% avril : à luy, pour son payement des ouvrages de serrurerie qu'il a fait au chasteau de Versailles en: 1680 40) 21 2 RE De FEMME GRR
25 mars : à Prenne Noimer, marchand de fer, pour son payement de deux poisles de fer de fonte qu'il a livrez pour le service de S. M. au mois de novembre degmian Eden deco et cdi ie ani
8 avril : à Nicocas Dezeurres, serrurier, pour son payement des ouvrages de serrurerie qu’il a fait tant à la Surintendance que chez M° Le Psuerr , à Versailles, en 16881 10044 8 HAS de RAIDS
8 juillet : à luy, à compte des ouvrages de serrurerie qu'il fait au chastead. sd, cation ct ep 200f
as sibberpe: ei, dus Le Là
pont
-30 septembre : à luy, sur la ferrure de deux eroisées à la nouvelle orangerie (2 p.). ......... 6ooft 7 janvier-25 mars : à Pierre Rocer, serrurier, pour son parfait payement de 1800, à quoy montent les ouvrages de serrurerie par luy faits au chasteau et petit parc de Versailles depuis le mois d’aoust dernier (3 p.). Ses SRE TX HA ES RAR LES ES 11008 13 may-5 aoust : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu'il fait au chasleau (3 p.)....... .... 13008 19 aoust-25 décembre : à luy, sur la ferrure d’une porte et deux croisées à l’Orangerie (7 p.)..... A8oof 2 septembre : à luy, sur le gros fer qu'il fournit... . 3 4 ere Rae M PTS M ln 0 2 CORRE 18 febvrier- 28 octobre : à Marnreu Gopienon, sur les ouvrages de serrurerie et gros fers qu’il fournit pour le chasteau (Sp) ini. ei. den RAT 1000 19 aoust-25 novembre : à luy, sur la ferrure de six croisées à l’Orangerie (5 p.).........:..... 3500 19 aoust-24 novembre : au nommé ALexis Forprin, serrurier, à compte de la ferrure d’une porte et quatre croisées qu’il fait à l'Orangerie (6 p.)......... 3100 28 janvier : à Pierre Manve, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il a fourni pour l’appartement des bains au chasteau........... b bide dd: SOON 11 febvrier-1 4 octobre : à luy, sur tous les ouvrages qu'il a fait au chasteau depuis le 1°° septembre dernier (Hilaire he Le eo te MOT TS CUT. A1 SOIT 19 aoust-2 septembre : à luy et Jean-Baprisre Marie, sur la ferrure qu'ils font à quatre croisées de l'Oranperte CAR RUE UT UN, ee "Ton 19 aoust- 28 octobre : à Gervais, serrurier, à compte de la ferrure d’ane porte et deux croisées qu’il fait pour l'Orangerie (4 p.)...... sen ee dense 8 NO 19 aoust-28 octobre : à Corneiz, serrurier, à compte de la ferrure de six croisées et une porte qu’il fait pour l'Orangerie (4 p.)...... SRE ER . baoof 11 novembre-23 décembre : à luy, sur huit croisées et trois portes idem (3 p.)................. 87qoûf 11 novembre : à Lucas, serrurier, à compte de la porte de fer à l’entrée du Labirinthe........ .. 200
Somme de ce chapitre ... 539624 15° 5°
VITRERIE
k mars-30 septembre : à Lespinouze, vitrier, à compte des ouvrages de vitrerie qu’il a fait au chasteau de Versailles pendant les cinq derniers mois 1684 et la présenté année (4 p.)..........:........, 1600
1 4 octobre - 9 décembre : à luy, sur ses ouvrages pour PORN CE RAS ET Au le got 25 febvrier : à Cnarzes Jason, vitrier, pour son parfait payement de 14594 8° 1°, à quoy montent les ouvrages de vitrerié par luy faits au chasteau de Versailles pendant les six premiers mois 1684 ...... 559 81° k mars-8 juillet : à luy, sur ses mesmes ouvrages pendant les six derniers mois 1684 (2 p.)...... 7oot 23 juillet-30 septembre : à luy, sur ses mesmes ouvrages pendant la présente année (4 p.)....... 1300 1 4 octobre - 9 décembre : à luy, sur ses ouvrages pour AMEL LA A A NAMONE OR EPS ie roo0tt 22 avril : à L'Espinouze, vitrier, pour son parfait payement de 59434 8°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie par luy faits en divers endroits du chasteau et lieux en dépendans, pendant les années 1683 et 1684. 1443K 8°
Somme de ce chapitre. .... 7boalt 16° 1°
PLOMBERIE ET FONTE
h mars-23 décembre : à Jaques Lucas, plombier, à compte des ouvrages de plomberie qu’il a fait au chasteau et petit parc de Versailles (25 p.)..... 102200f
er
1% avril : à luy, pour son parfait payement de 387444 5° 6°, à quoy montent les façons et employ de plomb et fournitures de soudure qu’il a fait au chasteau et petit parc pendant les six derniers mois 1684...... AAA RES AL RE act) Ca RAES 64 2 septembre-23 décembre : à Le More, fondeur, à compte des ouvrages de cuivre et coudes de plomb qu'il a fourni pour les fontaines (6 p.)........... L100t 14 octobre : à luy, sur les ouvrages de fonte qu’il fournit au magasin....... Re RS RL EURE SP SANS 1000 h mars-30 septembre : à Maurin, fondeur, à compte des coudes de plomb qu’il a fait pour le petit parc du chasteau de Versailles (8 p.)............... 2700 2 seplembre : à la veuve Le Mae, fondeur, à compte d’un robinet d’un pied qu’elle a fourny......... 5oott 25 novembre-23 décembre : à elle, à compte sur deux robinets d’un pied (2 p.)............. 1500û 30 septembre-28 octobre : à elle, à compte sur ses robinets et soupapes (3 p.)....... PEL T0 2 septembre-28 octobre : au nommé DrouiLzy, fondeur, à compte des ouvrages de cuivre qu'il à fourny (2 NN CRE PET PE HAN RUE 06
Somme de ce chapitre. ... 122944K 5° 6°
PEINTURE
L febvrier- 22 juillet : à Cuaïzzor, peintre, à compte
615 COMPTES DIEIS BÂTIMENTS DU ROIL. 616
du verni de bronze qu’il a mis au bas-relief de la INéape! et aux grouppes d’enfans de l’Allée d’eau (6 p.). 113834ot 23 décembre : à Le Moyne, peintre, à compbte: des ouvrages de peinture qu’il fait dans le cabinet de : Mfonsélgneur se: ART Ur to has D7O0N 27 may-2 septembre : à Jameau et Rocuer, à cconmple des ouvrages de grosse peinture qu'ils font à diverrs; endroits dépendans du chasteau (3 p.).......... 800h 23 décembre : à eux, sur leur peinture au petitt pparc. lue da a A ET En ie Le SAIS LR RtE 21: C0 ON 24 juin : à Barry, peintre, sur les peintures fagçomn de pourceline qu'il fait aux quatre bassins el cascaddees de Hamon, D Se à DE 6 ne CE le NU 200 10 juin-7 octobre : au s° Micxan», peintre, «sur la peinture de la nouvelle gallerie du chasteau (3 p.)).. . .. RUE D UE NE PONANIPe RL bide eo DOON 26 aoust : à Parocez, peintre, à compile de qquatre tableaux qu’il a faits et posez dans l'antichambbre du LL PAT NS OT NN ED Cp A 11000!
k febvrier : à Georce-Baprisre Dasré, peintre, ppour son payement d’avoir rétably la peinture des chasssiis de toile du grand escalier du chasteau............. 25H 18 febvrier : à Jean-Bapriste Dasré, pour son1 poayement d’avoir nettoyé les tableaux des appartemernss de D MAT ARE EC ARR AL RER ia es 24 25 febvrier : à luy, pour son parfait payemeentt de 9801, à quoy montent les nettoyemens de peinture? par luy faits en l’appartement de Madame la Dauphinee, et à l'escalier au chasteau de Versailles depuis le mois: dl'octobre Mlérnietis. tros de 4 0 HG CURE ki3ot 18 mars : à Barziy, peintre, pour son payemeentt de dix-neuf bancs qu'il a peints en ornemens bleus et bbléanés pour le jardin de Trianon ....... lat ARR 9064 15 avril : à Parosez, peintre, pour son payementt d’un grand tableau qu’il a fait et aposé dans la sallle des gardes de S. M., représentant une Bataille. . . 5ibot 29 juillet : à Parzuer, peintre, pour son remboowrsement de dépenses et journées qu’il a employées àà mnettoyer, reslablir et voiturer les tableaux de S. M. ddejpuis le.12 avril jusqu'à. ce jour... 4: :4vee iii 91484 18 mars-25 novembre : à luy, pour son remboowrsement des sommes qu’il a payées pour diverses fournaittures acheptées pour les peintres de la grande gallerie ett pour les journées qu'ils ont travaillé (3 p.).... 625attt 83° 6° 29 avril : à luy, pour son remboursement de lda :dé-
! Le bas-relief de Grrarpon placé en haut de l'Allée: dl’eau et occupant le fond du bassin sous la fontaine de lai P?yramide.
pense faite à porter et raporter les tableaux du Cabinet du Roy, compris 15ott pour ses voyages... .. 193944 6:
24 juin : à luy, pour son payement d’un tableau et de deux bordures qu’il a fourni pour la chapelle de Trianon, représentant une Descente de croix. ........... 27oh
29 novembre : à luy, pour son remboursement de la dépense qu'il a faite pour les changemens des suscriptions de la Gallerie............,. RE NP CR h81t
21 janvier : aux peintres et broyeurs de la grande gallerie, pour le prix des journées qu'ils ont travaillé à lad. gallerie depuis le 7 octobre jusqu’au 16 décembre dernier... Niro ALORS RE ARMES ghAN 5°
25 febvrier : à Paicrppes L'ALLEMAN, peintre, pour son parfait payement de 1320, à quoy montent les nettoyemens de peinture et dorure par luy faits des platfonds et dessus des portes des pièces du grand appartement du Roy au chasleau de Versailles... ...... 770
À Le Move de Paris, peintre, pour son parfait payement de 1100, à quoy montent les ouvrages de pcinture rehaussez d’or qu’il a fait dans les deux premières pièces de l'appartement de M px Mainrenon au chasteau pendant le mois d'octobre dernier... ...... 500
1° avril : à luy, pour son payement des peintures rehaussées d’or qu’il a fait sur de la moire de soye pour couvrir deux tableaux du cabinet de Monseigneur. 100
26 aoust : à luy, pour son payement d’avoir peint de colory sur un fond d’or le devant de la cheminée du cabinet, de Mobsélangnr,..., ce. 100
11 mars : à Le Moyxe le Troyen, peintre, pour son parfait payement de 5800tt, à quoy montent les ouvrages de peinture et dorure par luy faits tant à l'appartement de M°° pe Mainrenon , au Cabinet des curiositez de S. M., qu'aux deux cabinets des Bains d’Apollon, au pelit parc de Versailles én POS: 220, uen AN . 19904
2 décembre : à luy, à compte des ornemens de peinture à huisle qu'il fait sur les lambris dorez d’or bruni dans le cabinet des tableaux de Monseigneur. ... 600
29 avril : à Jean Jawaucr et Louis Rocuer, peintres, pour leur parfait payement de 5109 2°, à quoy montent les ouvrages de grosse peinture par eux faits en divers endroits du chasteau de Versailles et lieux en dépendans, en AOBRu uma e ee NET RASOIR LS 5ogt a°
SCULPTURE
15 aviil- 2 septembre : à François Fonrezce, à compte
de deux vazes de marbre qu'il fait pour le petit parc
(2 @.). sa sejcare star irehtnibass calitarmoo 30 septembre-11 novembre : à Îuy, à compte du
RÉPERTOIRE
rétablissement qu'il fait aux ornemens des combles des cabinets des Bains d’Apollon (2 p.)........,.. 220 14 octobre-11 novembre: à luy, sur les ornemens de plomb qu'il fait pour deux lucarnes du chasteau (pass ai NAS OCR PES au 9 4 à 0h 2 ON 18 febvrier : à luy, pour parfait payement de 1039 12°, à quoy montent les rétablissemens de sculpture par luy faits tant au petit parc qu’en divers endroits du chasteau de Versailles en 1684........ 430 19° 1° avril : à luy, pour plusieurs rétablissemens de sculpture qu’il a fait au petit pare en 1684.. 967 11° 27 mai: à Juy, idem, dans le Labirinthe.. a292aft 18°
8 juillet: à Juy, idem, aux figures dans les bassins des Couronnes ii tie Hs Se MR ee , 194 19° 9 décembre : à luy, idem, sur diverses réparations
à à dr ie M Ce ane LA Mat . 15oft
22 juillet-25 novembre : à Anrorve Coisvaux, à compte des ouvrages de sculpture en plastre au plafond du salon, au bout de la Gallerie (2 p.)...... +. 7oot
11 mars: à Craune Benin, sculpteur, pour son payement des restaurations qu'il a fait aux figures et autres ouvrages de sculpture du petit parc.... 65#t 19°
1% avril : à luy, pour son remboursement de pareille somme qu'il a payée pour voilurer des blots de marbre et autres menues dépenses qu’il a faites dans le petit PRE On te NAS AE, ART 58h 9°
10 juin-12 aoust : à luy, pour son remboursement des sommes qu'il a payées à plusieurs sculpteurs et marbriers qui lui ont aydé à réparer les vazes de marbre du pete pare (AD ds rpiUn 790 10°
16-30 septembre : à luy, pour son remboursement des sommes qu’il a payées à plusieurs sculpteurs qu’il a employez à regrater les corniches des deux cabinets du Roy, du 23 aoust au 8 septembre (2 p.).... 417 40°
30 septembre-9 décembre : à luy, pour son parfait payement à quoy montent les ouvrages des corniches de stuc qu'il a fait restablir dans les appartemens du chasteaO pi) his a ana 1 21011 18°
11 febvrier : à Le Cours, sculpteur, pour son parfait payement de 688 18°, à quoy monte le deuxième grand modèle en plastre, représentant la Naissance de Vénus, qu'il a fait dans la pièce d’eau devant-le chasteau. .
MAR an TRE édite dieiies + 1884 18°
23 décembre : à luy, sur les modèles en cire qu'il fait pour la pelite gallerie... ..........,.... 3008
10 juin : à SAnTIER, sculpteur, pour son payement de la sculpture qu'il a fait, qui est autour du cordon de la
piohlo:ssurls cagalt 2 don eee, gt 19°
8 juillet : à luy, à compte du rétablissement qu’il fait à toute la sculpture des chaloupes. ........... 2001 5 aoust-23 décembre : Huy et Baprisre, à compte de la sculpture qu’ils font pour les gondolles du canal | Li 11:08 PAPA EE ds D A RE dhie sels 1500 h-92i5 febvrier : à Mazeines et Jouvexer, sculpteurs, pour lewur parfait payement de 32274 2°, à quoy montent les ouvrrages de sculpture du modèle de la pièce d’eau en face le chasteau, y compris 300# pour le petit modèle LUCE ES) SMS TIR ARE BARRE .. 2297 9° 1* awril : à eux, sur leurs ouvrages de sculpture tant en bof qu'en sue. si4 nes vos niss ds sir mot 13 may : à eux, sur leurs ouvrages de sculpture aux consolless du cabinet de Monseigneur. . . 441000 27 may: à eux, sur leurs ouvrages de sculpture en divers ændroits du chasteau........... “it ele 900 16 sseptembre-11 novembre : à Briquer, sculpteur, à compite de la sculpture en bois qu’il fait pour un des cabinetss du petit appartement du Roy (3 p.)... 11001 28 jeanvier-4 mars : à Puicippes Carrier, sculpteur, pour son parfait payement de 2815% 5°, à quoy montent les ouvrrages de sculpture en bois par lui faits en divers endroitss du chasteau en 1684 (a p.)......... 1415 10 Jiuin-5 aoust: à luy, à compte des ouvrages de sculpture qu'il a faits à la barque verte du canal He 65 NT EN € CREER ARE AT ARS ES 5ooft 25 movembre-23 décembre : à luy et Briquer, à compte: de la sculpture qu'ils font pour la galère (a p.) A ab ete PA UE RARE A Le A 19 æoust-25 novembre : à Dousté, sculpteur, pour son partfait payement des ouvrages de sculpture qu'il a fait au ‘vaisseau que S. M. a fait faire au canal (7 p.) SN nee 66 0 da dd Me DR, ... 2637 1° 21 janvier-22 avril : à Durour, sculpteur, pour son parfait jpayement de 3028 16°, à quoy montent les glaçons qu'il a fait au mur de pierre dure de la pièce de Neptune (paie is PM LE ch 2328 16° 10 juuin : à luy, sur le même travail. ....... 3051 11 féebvrier: à luy, pour son parfait payement de 1100%,, à quoy montent les ouvrages de sculpture par luy faits aux 28 bassins de pierre dure du hault de FIsle royale su nuit FO PE TS RSR 100 27 mai : à luy, à comple des ouvrages de sculpture en1 bois qu’il fait à la barque que les Dunkerquois
AO Ses al M nat ie ne LAN O DON
24 jiuin-11 novembre: à lui, sur la sculpture de la nouvellée barque de la pièce des Suisses (5 p.). 1100 25 movembre-g décembre: à luy et Lecerer, sur
leurs ouvrages dle sculpture à la poupe du vaisseau 40) PSS PNR OURS NOR ESS SOTDAUE SN 1000 16 seplembre-11 novembre : à Le Gran, sculpteur, à compte de la sculpture en bois qu’il fait à un des cabinets du petit appartement du Roy (3 p.)..... goot 14 octobre : à luy, sur la sculpture à la porte de l'orangerie du costé de Bacchus ............. 100f 25 novembre-o décembre : à luy et Briquer, à comple des quatre grandes bordures qu’ils font pour les Calame tn pui ee Es bu domi el 80oft 31 décembre 1684 : à François Girarpon, sculpteur, pour son payement des soins qu'il a pris à faire transporter, de la Grotte à la Renommée, le groupe d’Apolon, et des restaurations qu’il y a failes, et 300 par gralifi- GRATOS LL die Los et LIU. à EI de di fe ct Ut 1800 13 may : à luy, pour son payement des modèles de cire et de plastre qu'il a fait de Vénus et d’Adonis sur la terrasse du chasteau de Versailles ......:..... Loot 31 décembre 1684 : à Esrigxne Lenoncre, sculpteur, pour son parfait payement de 5ooof pour la sculpture d’une figure de marbre blanc représentant l'Air, qu'il a faite et posée dans le grand parterre en face du chas- AUS AS LEON" ANA en St NEA 2000 febvrier : à la veuve Massou, sculpteur, pour son payement d’un modèle de plastre d’une cuvelte en grand faite sur un des socles au pied du chasteau... 185 6° A Macwr, sculpteur, pour son payement de deux figures de plastre en grand qu'il a fait pour modèle sur le bord de la pièce d’eau devant le chasteau.. 161 a5 febvrier : à BourrenEr, sculpteur, pour son payement des glaçons qu’il a faits à la pièce de Neptune SA TI Re Ne den ee LU bee de el 194 16° À Granier, sculpleur, pour son payement d’avoir fait démonter et remonter parlie de la fontaine de la Piramide et des Couronnes au petit parc.......... 1hott 9 décembre : à Caarmgron, sculpteur, pour son payement de deux petites bordures pour le tableau du Dour- NiQuAin, de Monseigneur... ..:.......4.... 1201 28 janvier: à Simon Uzrrez, sculpteur, pour deux chapiteaux de marbre blanc qu’il a fait et posez dans l'antichambre des grands appartemens du Roy à Ver- Bates Le DR PES D PAIE ts Morale at, hhott 25 febvrier : à Pouzceriér, sculpleur, pour une
grande bordure qu’il a fait pour un tableau du portrait de S. M. donné à M. le Procureur général . . ..…. GGott
25 mars : à La Lanpe, sculpteur, pour trois grandes bordures de chesne sculptées et dorées, assemblées avec des équaires de fer et des vis pour un tableau du Dosse, représentant une Matwité de N.-S., le Saint Jean de
Rarmaër, et La Vierge et saint Pierre du Guencmn. SO AUTRE» Pen n 5 0 JAN SR SNS
17 juin : à luy, pour une bordure à un tableau qui est à Marly, représentant le Port de Gennes.. 2974 9° 6°
8 avril: à Carmeron, sculpleur, pour sculptures et moulures par lui faites en bois pour mouler les bronzes du grand bureau du Cabinet des curiositez dé S. M. RSS LRU NAT RE APE HE RO PM EE TA 6ott
À pe Moussy, sculpteur, pour, avec la somme de 200tt qui luy est déduite pour le payement des moules en plastre de cinq bustes qu’il a jettez en cire et en bronze, faire le parfait payement de 562, à quoy monte la façon seulement des moules en fonte desd. cinq bustes qu'il a jettez en cire et en bronze pour le service de SMALL, CASSER MUC D PUS .. 360#
6 may: à Taowas Bernarp, sculpleur el graveur en acier, pour son payement de quatre modèles en cire qu'il a faits pour quatre médailles de S. M...... 290
19 juillet : au s° Friquer, sçavoir : 2400 pour deux Termes de marbre blanc qu’il a fournis au petit parc de Versailles, et 220 pour un tableau qu'il a fait et livré pour la chapelle du chasteau de Chambord, représentant la Communion de saint Louis. .......,,..... 2620
2 septembre : à François nu Caasrez, sculpteur, pour les planches qu’il a gravées sur buis pour les ornemens des'cloches de Versailles. 50.4, 000,0. 55
14 octobre : à Casss@rain, sculpteur, pour son payement de 15 moules de vazes et jets de plastre qu'il a livrez aux sculpteurs pour servir d’ornemens à la Colonnade des sources. ........,.... omeh ent 209
a décembre: à Bzssow, sculpteur et mouleur, pour le moule qu’il a fait d’une Nymphe et ses attributs pour les bassins du parterre de Versailles... ........... 300%
L febvrier-8 juillet : à Corzevaux, sculpteur, à compte des deux figures de marbre qu’il fait de la Nymphe à la Coquille et de la Vénus de Médicis, des bustes du Roy et de la Reyne, du grand vaze et de deux chapiteaux de l'antichambre du grand appartement de S. M. au chasteau de Versailles (a p.).......:.... dathitet 1600
15 avril : à luy, sur la Vénus de Médicis et le vaze de marbhe : 4 he SUR NA EME ARE, Cr, hooft
15 avril-10 septembre : à luy, sur la figure de la Vénus honteuse (a p.)...nsnsssasesins.ues 1000
3 juin-14 octobre : à luy, sur deux figures de Castor ét Pollum {a p.) 44 68e ss UMR ORNE 1100
6 aoust : à luy, sur trois masques qu'il fait pour la GolonMaden", BU UE RME ES “. 150
18 febvrier-12 aoust : à luy sur les modèles de deux
groupes pour le petit pare, représentans un Fleuve et une Rivière: (4 pe}: 4eme nes di husme, 18001 28 janvier-20 mai: à Lavmox, sculpteur, sur la figure de Ganimède, qu'il fait de marbre d’après l’antique, pour le service de S, M. (a p.)......... Goo 25 febvrier-6 mai: à luy, sur un modèle de grouppe d’enfans pour le petit pare (2 p.)...... a da RON 24 juin : à luy, sur le modèle en plastre et Terme en marbre représentant un Philosophe, pour le petit parc Luoeh SUR A RS arte en éd te OO
6 aoust : à lui, sur deux vases pour la Colonnade
as usé OO A EN Re taO ON 18 febyrier- 2 septembre : à Le Couvre, Drouizcy et Lecener, sculpteurs, sur le modèle qu'ils font pour le milieu du bassin de Vénus au petit pare (5 p.). 4100 14 janvier-25 mars : à Drouuur, sur les huit chapiteaux de marbre qu’il fait pour la Colonnade des sources au petit parc de Versailles (a p.)..... desaaue 4000 14 janvier-2 septembre : à luy, à compte de la guaine du grand buste de Jupiter, venu de Bezançon, qu'il fait en Terme pour S. M. (3 p.).......... goof & mars-7 octobre : à luy, à compte des deux masques et vazes de marbre du Languedoc pour le petit pare de Versailles C@ipe}.n. Liu Chen ne Li on 25 febvrier : à Jacques Houzeau l’aisné, à compte de deux modèles de groupes d'animaux pour le petit parc
RARE RON ANA VE SE ne Op OÙ
25 mars-23 décembre : à luy, à compte du Terme de
marbre (3 p.)...... L'ÉCRIT AR see 10 60 6 may-23 décembre : à luy, sur les modèles pour le bassin de Tétis (4 p.)............ GARE .. 1000 6 aoust: à luy, à comple de deux vazes pour la Colonnados. Su. 0 ARBRE PARIS RE 2008 21 octobre : à Houzeau le jeune, à compte des quatre morceaux faisant deux arcades de guillochis pour mettre sur la corniche de la Colonnade ............. 2008 15 avril-24 juin : à pe Vaux, sculpteur, à compte des figures qu’il répare dans l'atelier de Gimarpon (2 p.) Abe DU di à He JR APR BRON 10 septembre : à luy, parfait payement des enfans et ornemens de bronze qu’il a entrepris de dorer pour mettre autour du buste du cavalier Bernin (3 p.) 2000f 6 may : à François Girarpon, à compte d’un groupe de marbre blanc représentant l’Enlèvement de Proserpda AL SNS aides PINS TAE él 542 dE 06 0 6 mai-15 juillet : à luy, pour les réparations qu’il a faites aux figures antiques d’Arles et de Langres et pour les corps de marbre de huit bustes à leste de porphire
et les modèles de leurs draperies et ornemens faits en bronze doré (2 p.)........ DURE aa d:B9g0t
21 octobre : à luy, pour avoir restauré deux figures de marbre représentant l'Empereur Titus et l’autre Liane sant RE SE OS PA ER RE 1600tt
16 décembre : à luy, pour les journées d’ouvriers qui ont travaillé aux modèles de la statue de l’hostel de Vendose he usa ae di Mules 7054 9° 84
24 juin-14 octobre : à Rayozze, sur un Termë de marbre représentant un Philosophe pour le petit parc Co NE di ie bas ani dd ri 460 0h
h febvrier : au nommé Kezzer, fondeur, à compte des cires, moules et fontes du Bucchus, de la Diane antique et autres figures qu'il a entrepris de couler en bronze pour S. M. ........ ta a ba REED A 3000
26 aoust-A novembre : à luy, à compte des figures qu'il a fondues et de celles qui sont prestes à fondre (aps dis SD DER Een 12000
25 mars-17 juin : à Hurrreu, sculpteur, sur le vaze de marbre vert de mer qu'il fait pour le pelit parce
(4. RUSSE RONA APE ne MAR CREER hoott 20 may-2 septembre : à luy, sur la figure du Flüteur de Borghèze (2 p.)..... ds er Le RARE . 7oott
6 aoust : à luy, sur deux vazes pour la Colonnade. . ARE RE AA RER OR SE Ml tte à de aie TOO 25 febvrier-22 juillet : à Tuowas Recxaunin, sculpteur, à compte de la figure de marbre blanc de la Gérés d'aprés Fantique\ (An). ét e L R ot too 25 febvrier : à luy, sur deux modèles de grouppes représentant un Fleuve et une Rivière, pour le pelit parc de Versailles . ..... AREAS D An Te ee 0 NN BIO 6 may-6 aoust : à luy, sur les modelles qu'il fait pour le bassin de Thétis au parterre (3 p.)......... goof 6 aoust : à luy, sur trois masques et deux vazes pour HrOolonnadens se UE EU Lee LS OR 295 febvrier-12 aoust : à Maexière fils, sculpteur, sur deux grouppes représentans deux Nimphes (2 p.). Goo 29 mars-23 décembre : à luy, sur les Lutteurs et le Terrmerde marbre:(3 D), 02. PR OO ON 6 aoust : à luy, sur deux masques et deux vazes pour la Chlenpade. 1 1528028 Re SO ON 24 octobre : à luy, sur ses ouvrages de marbre el un Terme du dessein du s° Micnarn....... RE MEU ON 14 janvier-25 mars : à Vizer, sculpteur, à comple de six chapiteaux de marbre pour la Colonnade des sources.au petit parc (a p.)................. 5oot 21 octobre : à luy, à compte de quatre morceaux faisant deux arcades de guillochis pour mettre au-dessus de la corniche de la Colonnade. ........... .. 200
28 febvrier : à Baprisre Tusy, à compte des nmodèles de deux groupes représentans un Fleuve et une FRivière,
pour le petit parc. ......... APPORTÉES ip Boot 6 may-12 aoust: à luy, sur les modèles pour lee bassin de Me TB Du Lu ed RNA Re goott 8 avril-14 octobre : à luy, sur les trois figyures de Laocoon qu’il fait en marbre (3 p.).......... 18001 24 juin-14 octobre : à luy, sur un grand vvase de marbre pour le petit parc (a p.)........... 148001
8 juin-14 octobre : à Bumerre, sculpteur, à « compie d’une figure d’Amazone de marbre blanc qu'il fait d’après l'antique (3 p.).......... ELA FC ER 1300
25 febvrier : à Vanciève, sculpteur, sur deux nmodèles de deux grouppes, l’un d’enfans et l’autre d’annimaux,
pour le petit parc................. LAN TOdEt 3o0oft 25 mars-3 juin : à luy, sur un Terme de rmarbre fo phases Huet Las late ER EURO. à 7ooft 6 may-3 juin : à luy, sur les modèles qu'il fait pour le bassin de Tétis au parterre (2 p.)........... 5oot 20 may-14 octobre : à luy, sur la figure de Clééopastre qu’il fait en marbre (3 p.)..... band 1600
29 juillet-23 décembre : à luy, sur les moddèles de cuvette qu’il fait en terre et de la cire qu'il pprépare
pour jelter en bronze (2 p.)...... ie A M MOR oO 6 aoust : à luy, sur deux vazes et deux masquaes pour la Colonna tie UNE rs FR ire 3aof
14 janvier-25 mars : à François, sculpteur, à «compte de huit chapiteaux de marbre pour la Colonnaade des RARES 6oott
21 octobre : à luy, à compte de quatre morceaaux faisant deux arcades de guillochis pour mettre au-desssus de la cormiche de la Colonnade......,.......,.... 200
BOUTCES (2 pe... ee. AE
h mars-"7 octobre : à Prousr, à compte d’un vvaze de marbre pour le petit parc (3 p.)...... deu: 800 25 mars-14 octobre : à Lecomre, sculpteur, à «compte du Terme de marbre et du modèle en plastre d’unee figure de femme pour faire en marbre, représentant laa Trom-
perte (Sp. ) 2H nee vi Me able PUS late à 2300 6 aoust : à luy, sur deux masques et deux vases pour la Colbnnade, , bu laacensebee-hiécenn 300
k mars-"7 octobre : à Hanpy, sculpteur, sur uun vaze de marbre pour le petit parc (3 p.)..... Les 800
14 janvier-25 mars : à Lecerer, sculpteur, à ccompte de six chapiteaux pour les Colonnades des «sources Cohen DRE que .. boot
21 octobre : à luy, à compte de quatre morceaaux faisant deux arcades de guillochis pour mettre au4-dessus
de la corniche de la Colonnade. ...... M AEGANS 200#
25 febvrier : à Francois L’Esrixcoza, sur le modèle d’un groupe d’enfans pour le petit parc........ 200 à luy, sur deux figures de marbre du Sesto Mario et de la femme qu’il fait (5 p.).
25 mars-Q décembre :
AUS UE one ed 4 M EE CPAS ECTS OT 1° juillet : à luy, sur les modèles qu'il fait pour le bassin de Tékisr.. . 4 «Lu RU AMEL ME TAS A RAR 200
PER die de CEE ER AE +02 a0oû 21 octobre : à luy, sur les deux arcades de guillochis pour le dessus de la corniche de la Colonnade... 2001 25 mars-28 septembre : à Macnière père, à compte du Terme de marbre qu'il fait (3 p.).......... 800tt 6 may-3 juin : à luy, sur les modèles qu'il fait pour le bassin: de Æétis (a pie DEEE Et 6oot 14 janvier : à Bourer, sculpteur, à compte de trois chapiteaux de marbre pour la Colonnade.. ..... 200 21 octobre : à luy, à compte des quatre morceaux faisant arcades de guillochis pour meltre au-dessus de la corniche de la Colonnade .................. 200 21 octobre : à Bouruier, sculpleur, sur deux arcades de guillochis pour la Colonnade.............. aoot 25 febvrier : à Rousse, sculpteur, sur des chapiteaux 21 octobre -25 novembre : à Meusnier, sur deux ar-
d'ordre ionique pour la Colonnade des sources. .
cades de guillochis pour la Colonnade (2 p.).... 4oot 23 mars-3 juin : à Raon, à compte de la figure de Flore qu'il fait en marbre (3 p.)............ 14oot 18 febvrier-23 décembre : à luy, sur les modèles de trois groupes représentans deux Mimphes et un groupe d'animaux pour le petit parc (3 p.).......... 850 6 may-12 aoust: à luy, sur les modèles de groupes qu'il fait pour mouler et jetter en bronze pour le bassin de VéQus MOD SE LR ER : blu 1200f 6 aoust : à luy, sur deux vazes pour la Colonnade. 200 14 janvier-25 mars : à Gouzon, sculpteur, à compte de huit chapiteaux qu'il faits pour la Colonnade des sources (a p.)...... RL EG dette RER 600 25 febvrier : à luy, sur le modèle d’un groupe d’enfans pour le petit parc. :,:4.::,:4,.4: 4 ... 200 & mars-7 octobre : à luy, à compte d’un grand vaze de marbre pour le petit parc (3 p.)........... 800 6 mav : à luy,.sur les modèles pour le bassin de Tétis. Éd 68e ee nt Me re Le TOO
pales,» ah Kufds lulu he sf Liué-dbnËt 100 21 octobre : à luy, sur quatre morceaux faisant deux arcades de guillochis pour la Colonnade........ 200
25 mers-7 octobre : à CLair1oN, à compte de la Vénus Callipige qu’il fait en marbre (3 p.)...... +4 11001 31 décembre 1684-3 juin 1685 : à Granwr, sculpteur, à compte du modèle en plastre et figure en marbre du Bacchus de Médicis (3 p.)..
25 febvrier : à luy, sur le modèle d’un groupe d’en-
fans pour le petit parc 6 may : à luy, sur les modèles de groupe qu’il fait pour mouler et jetter en bronze pour le bassin de Vé-
8 juin-14 octobre : sur le nouveau Terme en marbre qu’il fait, représentant un Philosophe (2 p ).... 800
6 aoust : à luy, sur deux masques et deux vazes pour la Colonnade
25 mars-16 septembre: à Carzier, sculpteur, sur la figure de la muse Uranie (3 p.).............. goott
6 aoust : à Cornu, sculpteur, sur trois masques pour la Colonnade
14 janvier-25 mars : à Henri, sculpteur, sur quatre chapiteaux de marbre pour la Colonnade des sources (ape tie Release ee parie 350
4 mars-7 octobre : à luy, sur un vaze de marbre pour le petit parc
21 octobre : à luy, lochis pour la Colonnade
18 febvrier-3 juin : à Esrienxe Leuowere, sculpteur, à compte des modèles de quatre groupes qu’il fait, représentans deux Wimphes et une Rivière, pour le petit pare (a pshs4.4 4 4e ne 4
25 mars- 24 juin : à luy, sur deux Termes de marbre, idem (2 p.)...
15 avril : à luy, sur les modèles qu’il fait pour le Parterre d’eau du chasteau
22 avril : à luy, pour les modèles des testes et ornemens jettez en bronze au grand bureau de S.M.. 300
6 may-12 aoust : à luy, sur les modèles de deux groupes pour mouler et jetter en bronze pour le bassin de Vénus (2 p.) goof
6 aoust : à luy, sur trois masques et deux vazes pour la Colonnade
25 mars-3 juin : à Denieu, sculpteur, à compte du modèle en plastre et Terme de marbre qu'il fait (3 p.). goo!t
. 14 octobre : à luy, sur le Terme représentant un Phi-
À luy, sur le Terme représentant une Bachante. 300 21 octobre : à luy, à compte des quatre morceaux faisan deux arcades de guillochis pour mettre au-dessus de la corniche de la Colonnade., ...,.,,.,..,... 2008
31 décembre 1684-3 juin 1685 : à Mazière, sculpteur, :à compte du modèle en plasire et Terme en marbre et du Faune en marbre qu'il fait pour le Roy (3 p.)...
25 febvrier : à luy, sur le modèle d’un groupe d’enfans qu’il fait pour le petit parc
6 may : à luy, sur les modèles pour le bassin de
20) may-23 décembre : à luy, sur un vaze de marbre couleur de vert d'Égipte, pour le petit parc (3 p.). 7oott
6 aoust : à luy, sur trois masques et deux vazes pour la Colonnade
21 octobre : à luy, sur deux arcades de guillochis pour lad. Colonnade 200
14: janvier-25 mars : à Lecrann, sculpteur, sur quatre chapitteaux de marbre pour lad. Colonnade (2 p.). 350ot
21 octobre : à luy, sur deux arcades de guillochis pour metltree au-dessus de la corniche de la Colonnade.. 200tt
31 décembre 1684-12 aoust 1685 : à Anpré, sculpteur, :à compte d’une figure de marbre blanc, représentant Roy esclave. (8 pi}: iles goot
25 febvrier : à Moxxier, sur le modèle d’un groupe d’enfans pour le petit parc
25, mars-16 septembre : à luy, sur la Vénus de Médicis ((3 p.) goot
6 nmay : à luy, sur les modèles de groupes qu'il fait pour 1mouler et jetter en bronze pour le bassin de Vénus.
21 octobre : à luy, sur deux arcades de guillochis pour la Coléonnade de Versailles. . . ..
11 febvrier- 14 octobre : à luy et Cancer, sur deux figuress de marbre de la Paix des Grecs (3 p.).. 1700f
11 febvrier-23 décembre : à Lecros, sculpteur, à comple de la figure du Lantin, en marbre, et Terme du desseïin du s° Micnarn (4 p.)....... ï
29: febvrier : à luy, sur deux modèles de groupes re- 6 nnay-12 aoust : à luy, sur les modèles pour le bassin gooft 6 aoust : à luy, sur deux vazes pour la Colonnade. . .
présemtans deux Nimphes pour le petit pare. ...
de Téftis au parterre (3 p.)....
2 décembre : à luy, sur la figure de Vénus, de Richelieu, ssortant du bain
7 jéanvier-20 may : à Var et Lanccois, sculpteurs fondeturs en bronze, à comple des cires et bronzes qu'ils font dies enfans de l’allée de la Piramide et des draperies dée bronze doré des bustes de porphire (4 p.). 2700
1% juillet-18 novembre : à eux, sur douze vazes de
Danse CA DA ES AS a 2200
Lo
IMPRIMERIE NATIONALE
14 janvier-25 mars : aud. Vamx, sur quatre chæpiteaux de marbre qu'il fait pour la Colonnade des sources Ca pi). 4h USE Cod Une t RATE tenue Mu … 8Bot
a septembre : à Laxezois, à compte des creux d'un Fleuve et d’une Riviére qu’il fait pour le bassim de Vé- HUB AR NUE LEA Ce DE UE | . Goo
6 may-10 septembre : à Caarmerow , sculpteur en biois, à compte des bordures qu’il fait pour les petits tableaux du Cabinet de S.M.(4p.)....:.........:... 8woft
7 janvier-6 may : au nommé Nerrs!, sculpiteur ffondeur, parfait payement de 6200, à quoy momtent: les quatre draperies de bronze doré des bustes de porplhire et des ornemens de bronze doré du bureau du Cabinet des curiositez (3 p.).......... d'où d'uubient) . 3300
14 octobre : à luy, sur trois nouvelles draperies de bronze doré, pour idem......,....,......4. Gwott
6 may-8 juillet : à Leresvre, sculpteur, à compte de la figure de marbre qu'il fait, représentant la Fidiéhté (a D) sara REP EUR: EN 4 De Ets . 10100
8 avril-14 octobre : à Casseerain, sculpteur; pour Île moule qu'il a fait et les trois figures de plastre qu'il a coulées, représentant la Fidélité. ............. higott
13 may: à luy, pour avoir coulé en plastre plusieurs figures dans les creux du palais Brion. ........ hr 5h
17 juin-2 décembre : à luy, à compte des morules qu'il fait du milieu du bassin de Vénus au petit jparc LUS TR TRS RER ER PARA . 55ioott
31 décembre 1684-8 juillet 1685 : à Noër Jouvexer, sculpteur, à compte de la figure de marbre blanc: de l’'Hercule Commode (3 p.)................. . 1kook
14 janvier-25 mars : à luy, à compte de six chæapiteaux de marbre pour la Colonnade des sources (2 p..)..
SAR RARE UMR ie 2 0 CO PRET Bioott
15 avril-8 juillet : à luy, sur la gaine de marbre pour le buste de la Junon (2 p.).......... ra dun UDIOU®
6 aoust : à luy, sur deux vazes pour la Colomnade. ..
PS de à CEE ANR MAR nee OO
2 septembre : à luy, à compte des ouvrages aux chiapiteaux de pierre à l'éplise des Invalides......... Bioott
31 décembre 1684-8 juillet 1685 : à Prenme Muze- LINE, à compte de la figure de l’Apollon en marbre pour
ju nie, NÉE CD DRASS PNEUS EE PAS PE . 1lxoof 6 aoust : à luy, sur deux vazes pour la Colomnade:.…. . SRE ASE D PR UN TR Re tite 2100h
19 aoust : à luy et Jouvexer, à compte des ouvrages de marbre et modèles de figures et ornemens qu'ils {font autour du buste du Roy fait par le cavalier Bernun. Gwoott
1 Ou Necre.
18 febvrier-14 octobre : auxd. Mazeuines, Jouvexer et Hurrrez, sur le modèle pour le milieu du bassin de Tétis au pebibeparc (7cpe}. ste it due LGoot
8 avril-14 octobre : à Meco, sculpteur, sur la statue de Mercure de Farnèze qu’il fait en marbre d’après l’antique (AP) Ses USINE CON ... Goott
24 juin-14 octobre : à luy, sur un Terme de marbre, représentant un Philosophe, pour le petit parc (2 p.)... ne te siens MR PR ST AUS ARS 4.3 in 9Namoit
14 janvier-25 mars : à Rosenr, sculpteur, sur quatre chapiteaux de marbre pour la Colonnade des sources ÉD) RUES ete TT ee 350
4 mars-7 octobre : à luy, sur un vaze de marbre pour 1ipétit pare (puisse sr nie sue No 800tt
17 juin-14 octobre : à luy, sur les moules du milieu du bassin de Tétis au petit parc (5 p.)....... 14oott
21 octobre : à luy, sur deux arcades de guillochis pour la Colonnade de Versailles. ................ 200
31 décembre 1684-12 aoust 1685 : à Marmreu Les- PAGNANDEL, sculpteur, à compte d’une figure d’un des Roys esclaves qu'il fait en marbre (3 p.)....... goott
24 juin -14 octobre : à luy, sur un Terme de marbre représentant un Philosophe (a p.)....... Ai Gooti
11 febvrier-16 septembre : à FLawanD, sculpteur, à compte sur le grand groupe de marbre de l’Enlèvement d'Otto (CS RNISE ES DER UNE ER MST eut 1h00
3 juin-14 octobre : à luy, sur le jeune Faune de la reine de Suède qu’il fait en marbre (2 p.)...... 80oft
6 aoust : à luy, sur trois masques et deux vazes pour le Colonnnde us, et AURA HEAR ES es 350
18 febvrier : à Coziexox, à compte du modèle d’un groupe d’enfans pour le petit parc. ........... 200H
6 may : à luy, sur les modèles de groupes pour mouler et jeter en bronze pour le bassin de Vénus... 200
1 juillet-16 septembre : à Brancaar», sculpteur, à compte des moules qu’il fait pour les groupes d’enfans et autres figures des bassins de Vénus et de Tétis (EP réinredrennoes SAR ER de EM SE à 1100
1® juillet : à Vizame, sculpteur, à compte des quatre bordures qu’il fait pour les petits tableaux du Roy. 200tt
29 juillet : à Esrienne Lenoncre, sculpteur, à compte des modèles de quatre grouppes de figures pour les bassins du parterre du Nord..,.,,.,,...... .. hooï
10 septembre : à luy, sur des modèles de pieds de table et du grand guéridon qu’il fait pour le service de D, Me, PE HARRIS A A LR 300
8 juillet-25 novembre : à Grexosce, parfait payement de 216%, à quoy montent quatorze pieds 1/4 courant sur dix pieds de haut, qui font douze pieds de
superficie de glaçons pour les bassins du Bain d’Apollon (S pi)... RE AR EEE 216H
Somme de ce chapitre... 177250% 10° 5°
DORURES
14 janvier-25 febvrier : à Rosizcarp, doreur, pour
son parfait payement de 17971 11°, à quoy montent les tringles qu’il a dorées pour les appartemens du chasteau de Versailles pendant les trois derniers mois 1684 (PE) ae PRE TN 7e. 7h7t 11°
15 avril : à luy, pour son payement d’avoir doré au feu les fiches des portes ét croisées du petit salon de l’ap- 891 15°
a4 juin : à luy, pour la dorure qu'il a faite aux serrures des bureaux de S. M...,........,....4. 61
partement de S. M
30 septembre : à luy, à compte des ouvrages qu'il fait à dédorer les ornemens des Sphinx. ...
11 novembre-23 décembre : à luy, sur les ouvrages qu'il a dorez d’or en feuilles (3 p.)
21 janvier : à Dowmwico Cuccr, fondeur, à compte des ouvrages de cuivre doré qu’il a fourni et de la dorure des ferrures des appartemens du Roy au chasteau de Versailles
11 febvrier-1* juillet : à luy, sur les grands verouils à ressort qu’il fait pour les croisées de la grande gallee16 DDR, MN ETC PARENT RUE 3300
25 febvrier : à luy, sur les ouvrages de dorure qu’il a fait au chasteau en 1684
8 juillet-9 décembre pis et d’escaille qu’il fait pour la petite gallerie du Roy
CO hs rendra den 11 novembre-9 déni à luy, sur les tringles de
10008 : à luy, sur les ouvrages de la-
cuivre doré qu'il fournit pour tenir les glaces des cabinetz de Monseigneur (2 p.)................ 2000
21 janvier-23 décembre : à Desoziers, doreur, à compte des ouvrages de dorure qu'il fait au chasteau de Versailles (10 p.)
18 febvrier-18 mars : à luy, sur la dorure quil fait à la fontaine de la France triomphante, au petit parc CAR) ie 1e 1600f
1% avril : à luy, sur la dot are le vestibule du petit appartement du Roy..... ds 500"
13 mars : à luy, sur la dorure aux consoles pour le cabinet de Monseigneur
27 may-21 octobre : à luy, à compte de l’or qu’il ramasse pour travailler en l'absence de S. M. au chasteau (10 D.) 99264 10°
8 juillet : à luy, pour faire le parfait payement de 296674 11° 11° des ouvrages de peinture et dorure par
luy faits en divers endroits du chasteau de Versailles et
lieux en dépendans, ez années 1684 au 24 juin 1685...
16-30 ‘septembre : à luy, sur ses ouvrages de dorure au petit chasteau (2 p.)
Somme de ce chapitre... 5o3aat 7° 114
MARBRERIE, 7 janvier : à Pierre Lisqur, marbrier, à compte des ouvrages qu’il fait au chasteau et petit parc de Versailles.… .
21 janvier-25 febvrier : pour son parfait payement, tant pour ses journées que celles des compagnons marbriers et polisseurs qui ont travaillé avec luy à relever et poser les marbres dans la grande gallerie (2 p.). 5771
18 mars- 2 septembre : à luy, pour son payement des piéd’estaux du petit parc et des réparations qu'il y a fee COR ne ee 3464
15 avril : à luy, pour son payement de plusieurs journées qu’il a travaillé aux grands appartemens de S. M. et à la grande gallerie en décembre et janvier dernier...
23 décembre : à luy, sur les petits ouvrages de marbre qu'il a faits 2004
28 janvier-22 juillet : à Huserr Misson, marbrier, à compte des ouvrages de marbre qu’il a fait au chasteau debVerséiies CB a Éd LE, Ru 10001
1®-22 avril : à luy, pour son parfait payement, à quoy montent ses peynes et journées d'ouvriers par luy employez à déposer et reposer les socles de marbre qui estoient sous les figures au bout de la gallerie du costé de l’Orangerie et autres ouvrages aud. chasteau (2 p:)..
Ja s 4 998107 2h juin : à luy, sur le posage du‘pavé de marbre dans le petit escalier du chasteau et autres ouvrages.. 6oott
1%- 29 avril : à Nicoras Mesnanp, pour son parfait payement, à quoy montent les ouvrages de marbre par luy faits aux appartements du Roy et de la Reyne, et des pavez de marbre qu’il a posez dans la partie de la Gallerio, aud, chéstean (ago) ur is 858
18 febvrier : à Jean Cuvizxier, marbrier, pour son payement d’avoir démoly les murs de pierre de taille du bassin de la Nape au petit parc.
14 octobre : à Liser, marbrier, pour son payement d’avoir déposé et reposé le bassin de marbre au long de la gallerie d’eau dans le petit parc
23 décembre : à luy, pour son payement d’avoir rétably un des costez du bassin au-dessus du Marais et
Lo.
avoir rebaissé les mappes et autres ouvrages dans le petit MAP RL Le dede some di NY aTElee 7 janvier-3 juin : à Missox, marbrier, à compte des bassins de marbre qu'il fait pour les cabinets à costé des Sphinx au petit parc de Versailles (4 p.)...... 3000 15 juillet-16 décembre : à luy, à compte des ouvrages de marbre qu'il a fait aux chambranles qu’il a mis au magasin (2 p.)..::%:%4.4.,....,.4.. 1000 h novembre : à luy, sur ses ouvrages au Labirinte.. . ME OR ee a de tu estate t6aof 29 juillet-18 novembre : à luy, sur ses ouvrages de marbre à la Salle de bal (3 p.)............. 3500 10 septembre : à luy, sur ses ouvrages aux marches du bassin diApolloni hs. Mb Ces er ah 1000 28 janvier-18 novembre : à Descuamrs, marbrier, à comple de ses ouvrages de marbre pour la Colonnade des sources au petit parc (29 p.)........... 41200 23 décembre : à luy, à compte du cordon du bassin du parierre ‘du Midy...,..4.,,.4/.41...2%,, 1900 7 janvier-2 septembre : à Cuvizxier, marbrier, pour dix-sept bancs de marbre blanc qu'il fait pour le petit RCD EN NE Lire tie D 1000 8-22 avril : à luy, sur ses ouvrages pour les bassins des Couronnes (2 p.)...,:...:.........,% 19001 6 may-3 juin : à luy, sur le cordon de bassin pour le parterre de Versailles (2 p.)..............:. goot 2 septembre : à luy, pour son remboursement de pareille somme payée à 22 marbriers qu'il a fait venir des Pays-Bas pour travailler aux ouvrages de marbre pour le service de D, Me ne VEN sex AA0N 16 décembre : à luy, sur les nouveaux bancs de marbre qu’il fait pour le petit parc..............,.. 3o00t 7 janvier-25 mars : à Gmierr, marbrier, à compte des 14 bancs de marbre blanc qu'il fait pour le Roy CAD LR LE MI MN RE send eue) LADOIN 7 May-25 novembre : à sa veuve, sur les chambranles de marbre qu’elle fait, provenant des sciages CRD EN onde ne ob dde nt ee Lis «8800 25 novembre : à elle, pour la façon de six piedsdouches de marbre serancolin pour servir sous les bustes à teste de porphire et de bronze doré, restaurées par GIRARDON Sculpteur. smart suc 00" 16 décembre : à elle, sur les chambranles, socles et foyers qu’elle a livrez aux magasins........... 3ooû 31 décembre 1684-18 febvrier 1685 : à la veuve François Pasquier, à compte des ouvrages de marbre qu’elle a cy-devant faits, lant au chasteau de Versailles qu'aux fontaines du pelit parc (2 p.)......... 20001
27 may : à Descaawps, en l’acquit dé lad. veäve, à comptes 4eme rnneet ARE NU MT ONU 6 may: à la femme de François Anucue, marbrier, à compte des marbres bruts et mis en ouvrage qu’elle a livres: au magazin du Royeitn en .:.44004. 2. oott 22 avril-20 may: à Jaques Ercor, marbrier, à compte de ses ouvrages sur le cordon de marbre pour le bassin de la'Gérès (ep. ).. 40 et ee ju root 6 may-3 juin : à luy, sur le cordon du bassin qu'il fait pour le parterre d’eau du chasteau......,.. 9oot 6 may-3 juin : à Prenre Lisqui, marbrier, à compte du cordon de marbre pour le bassin du parterre du chasteau de Vérsailles {a pif LME NE. Boo 19 aoust-1 8 novembre : à Erçor, Lisqui et Cuviurer, sur le cordon de marbre pour le bassin du parterre du chasteau de Versailles (5 p.)............... 8ooot 17 jun-7 octobre : à eux, sur les tablettes, socles et marches de marbre pour le parterre du Nord (9 p.)... state UN 0 dos ÉD AT NN MT DO!
Somme de ce chapitre. ..... 95538 17°
MARQUETTERIE
2 janvier : à Anpré-Cnarces Bourze, ébéniste, à compte des ouvrages de marquetterie et de bronze doré qu’il fait pour le cabinet de Monseigneur. . . .... 6ootl
19 aoust-23 décembre: à luy, à compte du parquet qu'il a à poser dans le cabinet de Monseigneur et autres ouvrages neufs qu’il fait (9 p.)............ 10300h
15 avril : aux héritiers Gore, ébéniste, à compte des ouvrages de marquetterie qu’il a faits dans le cabinet de Monieneur ii dE 2060N
29 juillet : à Duramer, ébéniste, parfait payement des modèles qu’il a faits pour la gallerie du petit appartement de S. M. au chasteau de Versailles .....,., 330ot
21 octobre : à Opexor, autre ébéniste, pour son payement de deux modèles de chambranles qu’il a faits pour la petite gallerie de S. M. aud. chasteau.., 200
25 novembre : à Porrou, pour son payement d’avoir relevé l’estrade de marqueterie de la chambre de M°* la Dauphine, el lavoir reposée et réparée......,. 189h
Aux Faviers, parqueteurs, pour leurs journées à rétablir le parquet des appartemens du chasteau et de la grande allés: mA en ee nt# ee 888 10°
Somme de ce chapitre...... 12700f 10°
OUVRAGES DE GUIVRE
15 janvier : au s° Gawanr, à compte de la dépense qu'il fait pour donner de la chaleur dans la grande gallerie du chasteau de Versailles, ............... 6ooî
21 janvier-8 avril: à Drouitur, fondeur,\pour parfait payement de hho34 18°, compris 2544 qui luy sont déduils pour 4800 de potin qui luy ont esté donnez du magasin à 51 10° le cent, à quoy montent les ouvrages de cuivre et coudes de nœuds de soudure qu’il a livrez pour les fontaines du petit parc de Versailles en 1684
(a-pahass Rae PRE EE A TER ENT 959 18°
29 avril- 26 aoust : à luy, pour son parfait payement de six soupapes de cuivre de 18 pouces qu'il a livrez pour les fontaines du petit pare (2 p.)......... 555
91 janvier-8 avril : à Jaoue Lecour, fondeur, parfait payement de 51008, compris 2120f qui lui sont déduits pour 4ooo livres de potin qui lui ont esté donnez du magasin à 53# le cent, à quoy montent les robinets de cuivre et coudes de plomb qu'il a livrez pour le pelit parc de Versailles (2 p.).................. 1481
15 avril : à luy, à compte de six soupapes de 18 pouces qu'ils amende denelqian) Le sean se 6oott
8 juillet-28 octobre : à luy, sur ses ouvrages de cuivre et coudes de plomb qu'il a livrez idem (4 p.).. A CU AR Col dde 3300
a5 novembre-23 décembre : à luy, à compte du robinet d’un pouce qu'il a livré (2 p.)......... 1500
22 juillet-16 septembre : à Norrer, marchand, parfait payement des adjustages de cuivre, dessus d’adjustages, robinets et une grande chaudière de fonte qu'il a fourmi (a pi ue, ae AT ee 18e
21 janvier-8 avril: à Provosr, fondeur, parfait paye-
ment de cinq coudes de nœuds de soudure qu'il a livrez pour les fontaines du petit parc, pesant L998 livres, à
h° la livre (3 p.)..... REA GE AU RAT 999! 12° 25 avril-16 septembre : à luy, sur les pareils ouvrages que cy-dessus (5 p.)..................... 1hoott
28 janvier-22 avril: à Le Morxe, fondeur, parfait payement de 33394 7°, à quoy montent les robinets de cuivre et coudes de nœuds de soudure qu’il a livrez pour le chasteau et petit parc (3 p.)........... 2439 7°
13 may-926 aoust : à luy, pour son parfait payement des ouvrages de cuivre et coudes de nœuds de soudure qu'ib.o Dunes CO Dhs, cab dei ane 3167 9°
k febvrier-8 avril : à la veuve Le Mamme, fondeur, pour son parfait payement de 55881 4°, à quoy montent les robinets de cuivre et coudes de nœuds de soudure qu'elle a fait et livrez au magasin (2 p.).... 2888h 4°
15 avril-26 aoust : à elle, pour son parfait payement de deux robinets et soupapes de cuivre et coudes de nœuds de soudure qu’elle a livrez depuis le mois d’avril does Gps uen nine 3920 13°
h febvrier-8 avril : à Marmieu Dezsenr et Royer,
fondeurs, pour leur parfait payement à quoy montent les tuyaux et coudes de nœuds de soudure par eux livrez pour les conduites des fontaines du pelit pare de Versaies (a pe)... ss ne nn. 16454 19°
23 décembre : à Le Nerre, fondeur, à compte de 34 bandins' qu'il a faits pour la gallère. ...... 300
18 febvrier-24 juin: à Masseun, chaudronnier, à compte des machines de cuivre qu'il fait pour Monsergneur et pour la grande gallerie (2 p.)....... 2900
11 mars : à luy, sur les ouvrages de chaudronnerie qu’il a fait au chasteau et au petit parc en 1682, 1683
CROIRE A ER AN AMAR Lies ee Ar AU fer en 2000! 18 mars-27 may: à luy, sur ses ouvrages, idem Ca en eh ea vd ed Anal ts k300t
25 mars-1* avril : à luy, à compte des cuivres qu'il fournit pour le nouveau réservoir vis-à-vis la Grotte HE 0 RSR As AS PS 6000tt
à décembre. — Nota. Il a esté remis à Masse trois saumons d’estain pesant 862 livres, et 11042 livres pesant de planches de cuivre rouge, cy pour mémoire.
18 febvrier-12 avril: à Czaune Denis, fontainier, parfait payement de la soudure qu’il employe aux ou- 3428 10°
à luy, sur la soudure qu'il
vrages extraordinaires du petit parc (A p.).
13 may-23 décembre :
employe aux ouvrages extraordinaires du petit parc CODE PR mn ne vent 600of 26 aoust: à Griser, fondeur, pour 17 adjustages de deux pouces livrez pour les fontaines du petit parc.... D RP A ES SA AU el te An ab 14att 15° A Le Quin, fondeur, pour 8 adjustages de deux pouces livrez pour les fontaines du petit parc..... 58 17° 6%
Somme de ce chapitre... ... 515698 9° 6°
OUVRAGES DE FER BLANC
21 janvier-92 avril: à Boxer, ferblanier, parfait payement de 21474 13°, à quoy montent les réparations qu’il a faites au chesne vert du Marais, dans le petit pare de Versailles (3 p.).............. . 13h47 13°
10 juin: à luy, pour son payement d’avoir fourni et posé 29 petits tuyaux de cuivre dans l'arbre du Marais atAHeRE pan. rude. ess, 1191 13°
2 septembre : à la veuve Bensaucourr, à compte des
1 Le Dictionnaire de Trévoux donne cette définition au mot Bandins :
dans la poupe du vaisseau. Ils sortent en dehors d’une toise
«Ce sont les lieux où l’on s'appuie étant debout
pour soutenir les grandes consoles qui sont ordinairement formées en Hercules.»
treïllages de fil de laton doré et d'ordinaire qu’elle a DO RS AE MN SR ES RE etat 3ootl
ROCAILLES
27 May-29 juillet : à la veuve Benraier, pour son parfait payement des ouvrages extraordinaires qu’elle a fait pour le restablissement des rocailles à cinq fontaines du Labirinte et aux fossez de la Salle du bal (2 p.)... Ernie Re ST AR ET UT A ae AtAIDON
25 novembre : à Drouart, rocailleur, pour les fontaines de rocailles qu’il a restably à neuf dans le Labi- TIRIB M ne. à SA UET A PA SNS SSSR 46 7°
VOITURES
21 janvier-18 mars : à Rinouer, voiturier, parfait payement des pied-destaux qu’il a voiturez à Apollon, et de 50 tuiaux de plomb voiturez de Marly à Versailles (api AE RARE GR ER ER EN 2584
29 avril : à luy, pour la voiture de 17 thuiaux de plomb d’un pied, de Marly à Versailles... ...... 51
30 septembre : à luy, pour son payement du bois d’orme qu'il a fourny pour la gallère qui se fait pour le CARAT Re eos RAS AE PRES 1574
25 novembre : à Louis Dupré, pour avoir transporté 57 tonneaux de vergelère (sic pour vergelé) du jardin au réservoir de Trianon.......... SAR ADN DA
Somme de ce chapitre... ...... 537 5°
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
7 janvier : à la dame Rexopor, Girarp, Picarr et autres, pour leur payement de la paille qu'ils ont fourni, tant pour les glacières des moulins proche l’estang de Clagny, que celles de Satory et Trianon, pendant le mois de décembre dernier. . ..... RIVE MEME, goaû 4°
21 janvier : à Duranr et Larorce, lerrassiers, pour leur payement d’avoir nettoyé neuf glacières dans le petit parc de Versailles, à raison de 54 pour chacune... 45t
À Humin, émailleur, pour son payement de plusieurs tuiaux de terre qu’il a fournis pour le service de S. M.
D RS MODE RARE DE Ar AU CAR DUNE aan ie . 58# 5°
À Crauve Pescueux, taillandier, pour son payement des outils qu’il a fourni pour les charpentiers vénitiens servant sur le canal de Versailles. ......... got 15°
28 janvier ; à La Roze, tambour de la compagnie de B£aumonr, et ses camarades, pour avoir transporté les marbres du petit escalier de M°*° pg Monrespax au ma-
CT MELFUE Lo) DAS ERA PEN SR En ARLES BP 1 ht 9°
Au frère Trrre, de Gallye, pour son payement de 500 bottes de paille longue qu'il a fourni pour les glacières de Versailles... : 4/54. RATE ES 250
À la veuve Dauné, pour 140 bottes de paille longue qu'elle a fourni, idem. ........ RAR Luis 844
À Cuarzces Vizain et Jean Le GENDRE, couvreurs de chaume, pour leur payement de la façon et fourniture de clouds, lattes et ozier pour la couverture desdites glacières. . .... PO PU FO 168 14°
Au s° De LA Morue, pour son remboursement de pareïlle somme qu'il a payée pour menües dépenses faites au chasteau depuis le 23 décembre dernier jusqu'au 37 duprésentimois .::01 10H Hi on HG ait
28 janvier-23 décembre : au s' Lappé, pour son remboursement de menües dépenses qu'il a payées depuis le 30 octobre jusqu’à ce jour pour les bastimens et pour la construction des vaisseaux que M. ne Laxceron fait faire. sur le canal (10 p.)............:36164 6°
h febvrier : à Jean Papezax, ramoneur, pour son payement des cheminées qu'il a rétablies et ramonnées au chasteau de Versailles depuis le mois d’aoust jusqu’à la fin de décembre 1684......... “+0 8ant 9"
L febvrier- 28 octobre : aux nommez Luanps, preneurs de taupes, pour leur payement de 6511 taupes, à 3° la pièce, qu’ils ont prises dans le petit et le grand parc de Versailles et à la Ménagerie de Trianon. .... 9764 13°
15 avril : à eux, pour 1240 taupes, à 3° 6° pièce, prises dans les jardins du chasleau et à la Ménagerie pendant le 1° quartier de juillet............. 217
11 febvrier : à Louis Daurancourr, gainier, pour son payement d’avoir doublé de velours les tiroirs des armoires dans les angles du Cabinet des rarelez au chastease: cire A EN AURA LR Me a BTE
11 febvrier : à CLaupe Denis, fontainier, pour son parfait payement de 3575 #, à quoy monte la soudure par luy fournie à plusieurs ouvrages extraordinaires des conduites du petit parc de Versailles en 1684. 475
À La Commune, pour remboursement de pareille somme payée pour menues dépenses par luy faites pour le: chasleau, : sims veteereric ut LAVE ON
À Mouuin, Duvaz et Féuix, vuidangeurs, pour leur payement de vuidanges de fosses d’aysances qu’ils ont faites en divers endroits du chasteau de Versailles, du 15 décembre au 20 janvier. ............,4,,, at
25 febvrier : à Marrinor, horloger, pour son payement d’avoir racomodé et rétabli les horloges du chasteau de Versailles pendant le mois d'octobre 1683.. re Bean se nana héhé tétione 408
À Louis Le Roy, tourneur, pour son payement de deux
échelles faites et fournies pour la nouvelle serre de
Trianon .. ARS SU LENS LOUE 1
1% avril : à la veuve Bersaucourr, épinglier, pour son payement des ouvrages en fil de fer et laton qu’elle a fourni au chasteau en 168/,............ 964 5° 6°
À Prenre VarissEe, ramonneur de cheminées, pour son payement des cheminées qu’il a ramonnées au chasteau de Versailles depuis le 1° janvier dernier jusqu'à ce jours NS PRE UE US SN Manet
15 avril : à pe Voucrs et consors, voiluriers, pour leur payement d’avoir mené la figure de marbre d’Andromède ; qui estoit devant la grotte du chasteau, au bas de l'allée du jeu de paume, dans le petit parc. 86H 14°
A La Viozerre, pour son payement d’avoir plongé plusieurs fois dans le réservoir de Saint-Gir et dans celuy de Ja plaine de Satory pour remettre les soupapes dans lemmsguides..…..uniss nuit 54) 008
Au s° Gessé, pour son payement de trois charretées de bois crochu qu’il a fourni pour réparer les vaisseaux US AVE GO
À Duran, taillandier, pour les outils et cizaïlles qu’il
du tan HENRI
a fait pour tondre les palissades du petit pare.. 228 5° À BrawcaarD, ferblantier, pour les bouquets de cuivre qu’il a faits pour les jets de la Salle du bal.. 334 10° À Duvas jeune, vuidangeur, pour avoir vuidé la fosse
À Provost, balancier, pour avoir rétabli les balances
d’aysance desbabns,. ina ini
et poids qui servent à pezer les plombs des bastimens
29 avril: à BLancuarn, ferblantier, pour son paye-
ment d’avoir rétably l’arbre du Marais au petit pare de Versailles, au mois d’aoust dernier. ........ 14444
13 may: à Pierre Branrarn, fayancier, pour son payement des carreaux d’Holande qu'il a fourni pour les cascades de Trianon... 4e... 60h
27 may : à Denis Pixson, chaudronnier, qui a accomodé les adjustages des jets du chesneau de la pièce des Suisses la nuit du lundi au mardi dernier, par gratiffica- LOS ne ae LCR LA NS SIT
Aux compagnons et garçons fontainiers, pour avoir travaillé partie des nuits aux racordemens des conduiles des fontaines, par gratiffication.....,....,..... 66H
À ceux de Lucas, plombier, pour le mesme travail, pareille gratification: 24 Ha et Le a t100f 2h juin : à la veuve Jaquiw, charon, pour son payement de deux pièces de bois d’orme qu’elle a fourni pour la construction des gondoles sur le petit parc. 22f
29 juillet-11 novembre : à elle, sur ses ouvrages de |
charonnage pour sortir les orangers de Versailles (2 p.).
24 juin : à Le Roy, tourneur, pour dix douzaines de pommes de bois tourné pour les vaisseaux. ... 284 10°
CCC EE
À Hswry Dupuis, jardinier, pour son remboursement de pareille somme qu’il a payée pour dépense extraordinaire pour sorlie et voiture d’orangers...... 391 19°
À SemizuiarD, pour 3250 livres de fer et acier pour le vaisseau que M. px Lanceron fait construire sur le canal. ...... 379t 8°
8 juillet : à Rousseau, cordier, pour son payement de plusieurs cordages qu’il a fourni. .......
ons ...
1h FIST OON
A Liver, tourneur, pour la façon de sept balustrades de pierre de Tonnerre et en avoir scié pour en faire La autres. ....
29 juillet : au nommé Jassewrx et consors, pour leur payement d’avoir coupé les herbes de la pièce des Suisses, de celle de Neptune et du bassin de Trianon. RP Oo
À Denis Becnowwe, pour son payement d’avoir fauché, nettoyé et enlevé les herbes qui esloient dans les deux
réservoirs du Chesnay. .............. a de ati) 7ON
CR
À Düpuis et son compagnon, tailleurs, pour la façon et fournitures de cent juslaucorps pour les matelots du CaMale ins Me doc lobe RTE M A ER SRE OO
À Rover, voiturier, pour avoir voituré treize bancs et quarante-six consolles de pierre de liais, de Versailles CR D A EAN EAN EUR ET ER
Aux nommez Hormor et Coururrer, compagnons menuisiers, pour les journées qu'ils ont travaillé à la nouvelle barque de la pièce des Suisses... ...... got 11°
À Jacques Lacanpe et Simon Yvern, pescheurs, pour h31 mesures 1/2 de sable de rivière qu'ils ont tiré de la rivière et livré sur le bord, au port de Saint-Cloud, pour le jardin de Versailles. ....,.,..... 190 9° 6°
À Esrienne Ferré et consors, voituriers, pour leur payement d’avoir voituré dans le petit parc les 431 muids 1/2 RE OO TO"
À Pierre Tirgrse, paveur, pour les réparations de pavé qu’il a faites au chemin de la Colonnade, au petit
parc... ss ss ss sense
de sable cy-dessus..........
PR SOON
À Louis Caron, pour son remboursement de pareille somme qu’il a payée pour faire graver les dessins et profils de la menuiserie à faire à Versailles. .. 3664 1°
30 juillet : à Cuarzes Guianv, cabaretier, pour pain, vin et viande qu'il a fourny aux ouvriers et soldats qui ont travaillé au feu d’artifice que S. M. a fait faire au bout du canal à Versailles, le lundi 23 de ce mois... PA NAS EE RER As 130 6°
À la veuve BouizzeroT, marchand de bois, pour bois: qu'elle ‘a livré, damien, 096306" 5 aoust-25 novembre : à Fourquoy, épicier, pour: l’'huisle, goudrons et poix-raisine qu’il a fourny pour le: vaisseau que M. px Lanceron fait faire au canal (3 p.).. EU AU ue 0 UE CRE NN ENEL u LNe se VHoDols!
12 aoust : à Pierre Boquiccon, pour son payement! de 115 marques de bois croche qu’il a fourni, des bois de: Nemets, pour la construction des galliottes et chalouppes: du tandis a ain Lan A EE eh CCE 26 aoust: au nommé Mare, marchand, pour som payement de dix-huit flambeaux de cire jaune qu'il a fourny pour esclairer les ouvriers qui ont réparé le: batardeau du nouveau réservoir au petit parc.. 33 19° 2 septembre : au nommé Cazwar», artiflicier, pour” ses journées et celles des artifficiers qu'il a fourny pour: le feu d'artifice tiré le 23 juillet dernier. ....... got Au nommé Moree, autre, lant pour six grosses fusées; que pour ses journées et celles des ouvriers qu’il a eu: pour accommoder l’arliffice tiré ledit jour...... 190 Au nommé Caresme, autre, pour idem....... 261 À Jean-Baprisre Gervais, autre, pour idem... 267 14 octobre : à Bernarp, marchand de bois, pour son payement du bois de noyer qu’il a fourny pour employer: à la galère qui se fait sur le canal..,.......... gof o décembre : à luy, pour son payement des planches: de sapin qu’il a fournis pour les vaisseaux. . .... 2704 14 octobre : à La Cuesnaye, marchand de bois, pour: son payement du bois qu’il a livré pour les vaisseaux. . PA tre te M RO RE AE Men te RE SO OR 28 octobre : à luy, pour son payement de soixantedouze planches de sapin qu’il a livré pour la galère du canal eue ie ee he ni List QD 1 4 octobre: à LE Grain, vuidangeur, pour avoir dégagé plusieurs tuiaux des lieux du chasteau.. ........ 90 14 octobre- 30 décembre : à Lereung et Duvar, vuidangeurs, pour leur parfait payement des vuidanges de fosses d’aysances par eux faites au chasteau et dépendances en la présente année (3 p.)........ 85at 10° 21 octobre : à la veuve Bouizzeror, pour son payement de quarante sapins qu’elle a fourni pour le radeau
que M. pe Lanceron fait faire pour creuser le canal..
NE TR US nt MR eu, dit sa OÙ
28 octobre: à Rarrrox le jeune, pour 153 thoises 1/2 de planches de chesne de deux pouces pour les vaisseanx'iduicagalenue 180 2 nement MO 20"
Au sieur pe Sanr-Marmieu, pour son payement de deux voyes de charbon qu'il a fait fournir pour les serruriers qui travaillent aux vaisseaux du canal... 84h
11 novembre : au nonuné Caucur, marchand, pour
six mois escheus au 1° octobre dernier d’une chambre et cabinet occupez par les nouveaux gondoliers véni- CAT RS A LÉ ED Re PE De PO À Rouzzar, marchand de bois, pour 198 thoises de planches de chesne qu'il a fourni pour les vaisseaux que M. pe Lanceron fait faire. .............. 93719 À Larorrune et GarzzarD, soldats, pour leur payement d’avoir voituré les pierres démolies de la pièce d’eau devant le chasteau, à la grille proche Neptune. À Le Cours, charpentier, pour plusieurs voyages qu'il a faits pour aller chercher du bois pour les vaisseaux du Capal4 RNA ORAN RE en a 25 novembre : à Varisse, ramoneur, pour son payement d’avoir ramonné les cheminées du chasteau et lieux en «dépéndans. ; 4. obvatue unten 296 18° Aux s° Lesrun, frères, pour leur payement de 104 aunes de coutil pour la tente de la galère... 36oftt 9 décembre : à Prevosr, balancier, pour son payement d’avoir ajusté les poids et balances du Roy.. 32 23 décembre : à Jean Dor, calfateur, pour son payement des vannes ou laceret! à percer qu’il a laissez aux magasins des vaisseaux du canal............ 55H 19°
Somme de ce chapitre..... 17648 ° 6°
GLACES DE MIROIR
25 febvrier : à Brior, miroitier, pour avoir mis plusieurs glaces au tein et fait plusieurs ouvrages au chasteau de Versailles pendant l’année dernière... 473* 10° 23 décembre: au s° Guimox, directeur de la manufacture, à compte des glaces qu'il a fourni..... 9000!
Somme de ce chapitre....... 24738 10°
RÉPARATIONS DE PAVYÉ.
24 juin-16 septembre : à Geonces MarcHanD, paveur, pour ouvrages de pavé en plusieurs endroits du chasteau de" VÉrsaes (in D) EM er net 9700
12 aoust: à luy, pour journées de paveur et matéreaux qu'il a fournis pour le restablissement du pavé de grais et cailloux de la cour de Trianon et des rampes qui descendent du jardin au canal. ........... 5ohi
Somme de ce chapitre.......... 3224
CORDAGES
23 décembre : à Rousseau, cordier, à compte des câbles qu’il fournit pour la gallère du canal..... 150of
! Sorte de petite tarière. (Dict. de Trévoux.)
OUVRIERS À JOURNÉES
31 décembre 1684-17 janvier 1685 : aux ouvriers qui ont travaillé tnt en divers endroits du petit parc de Versailles qu'ax glacières de Satory et aux moulins de Tone. lu nou. 14354 5° 8°
7 janvier : i eux, pour avoir travaillé au pelit parc et aux glacières es moulins de Clagny (2 p.). 10128 0° 1°
14 janvier-23 décembre : à ceux qui ont travaillé aux chasteau « petit parc (27 p.)........... g230tt
25 febvrier-25 novembre : à ceux qui ont travaillé à remplir les ghcières de la Ménagerie et à divers autres ouvrages du pelit parc (5 p.)........... 1319 19°
18 febvrier-19 aoust : aux jardiniers qui ont travaillé à la tonmre des palissades du petit parc (8 p.).. RE LS OS ds VER das 16784 3° 10°
13 may-2 septembre : au s° Ganer, ayde-major des trois compagnes des galiottes, pour le payement des sergents et soldds desdites compagnies qui ont esté employez à rame sur le canal (6 p.)......... 974 18°
8 juillet-14 octobre : aux ouvriers qui ont travaillé sous les ordres de M. pe Lancrnon (6 p.). 5185 8° 6°
22 juillet-5 aoust : aux scieurs de long pour les journées qu’ils ont travaillé à la construction de la galère que S. M. fai faire sur le canal (2 p.).... 211 7° 6°
30 juillet : aux ouvriers qui ont travaillé à la construction du feu d'artifice que S. M. a fait faire au bout du canal de Versailles le lundi 23 juillet... ..... 396% 0°
19 aoust-23 décembre : à ceux qui ont travaillé sous le s° Cuagerr à la gallère qu'il fait faire pour le canal RO D AR ad nd ... 56884 1° 9°
14 octobre-25 novembre : à ceux des galliottes, pour avoir travaillé à aprofondir les terres du canal (4 p.)... 5754 3° 6° 25 novembre : à ceux qui ont nettoyé l’avant-cour du 1 ii sex DO OC
26 novembre-9 décembre : à ceux qui ont travaillé à 10 DO Cp): en. Li dl da Laden sinieeus MOT
9-23 décembre : à ceux du parterre au-dessus de l'Oneagene Cap) out de atesda ess DUB 3"
23 décembre : à ceux qui ont travaillé à la serrurerie delai nlère. ss; ide AT TA EE LU Le
Somme de ce chapitre..... 30489 5° Le
OUVRIERS TRAVAILLANT AUX EAUX BONNES À BOIRE ET NIVELLEMENT
7 janvier-9 décembre : aux ouvriers qui travaillent sous Vizziarb, tant à l'entretien des eaux bonnes à boire
— VERSAILLES. 642 qu’au nivellement, du 27 novembre 1684 au 8 dé- CoHBro APTE DNA...) me 531h 19°
26 aoust : aud. VizzrarD, par gralifiication. .. 100
9 avril-8 juillet : à François Duruis, lerrassier, pour faire son parfait payement de 2834#, à qnoy montent les ouvrages des rigolles el nettoyement qu'il fait des aqueducs de Baïlly et du Chesnay, près Versailles, sous la conduite dudit ViuuarD (5 p.)........... 1484
Somme de ce chapitre... .... 2115W 19°
MAÇONNERIE
7 jauvier-16 décembre : à Pierre Le Marsrre et Gérar Marcou, entrepreneurs, à comple des provisions de matéreaux qu’ils font pour le bastiment de la grande aisle du chasteau de Versailles du costé de l’estang de Clapayi(sdip:) +50 Ain Los 22 637000
7 janvier-12 aoust : à Roserr ne Corre, entrepreneur, pour la maçonnerie du nouveau réservoir de lencien hostel de Villeroy (12 p.)............. 16800
7 janvier-16 décembre : à Maurice Gasriez, entrepreneur, à compte des provisions de matéreaux qu’il fait pour le bastiment de l’église paroissialle de Versailles (agp): 5.5 APE nd ia. 221100!
28 janvier-16 décembre : à luy, sur ses ouvrages de maçonnerie du logement des Pères de la Mission (26 p.) PRE AE Ut ee Leu je tot
21 janvier-25 febvrier : à Pierre Tnévenor, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'il fait au chasteau de Noisy (2 p.)............... 2000
7 janvier-18 novembre : à Pierre Levé, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie pour le bastiment et escuries du Chenil (25 p.)......... 606584 6° 9°
14 janvier : à luy, sur ses ouvrages de maçonnerie de divers endroits de Versailles... .............. boott
11 mars-9 septembre : à Jaoues Mazière et Pierre Benceron, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’ils font aux escuries de M°° pe Marnrenon (5 p.).. 5000
20 may: à eux, sur leurs ouvrages de maçonnerie au potager de S. M..... à SR ah PS 3 da 10001!
7 janvier-21 octobre : à eux, sur leurs ouvrages au Grand Commun (13 p.)........,........ 1550ooft
25 febvrier-16 décembre : à eux, à compte des provisions de matéreaux qu'ils font pour le bastiment de Saint-Cyr (22 p.)..... NRA LE CR 369000
& febvrier : à eux, parfait payement de 36291 8° 3", à quoy montent les ouvrages et réparations de maçon-
LMPRIMERIE NATIONALE,
643 COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. Guh
nerie faits à l’ancien hostel de Louvois, à Versailles . . MOSeEN PE RS A D LL A à 11 febvrier : à eux, pour leur parfait payement de
6095, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie ppar
eux faits pour la construction d’un petit corps de logis
pour des escuries à l’hostel de Nielle, à Versailles, et autres réparations en divers endroits depuis le 1° juillet jusqu’à la fin de 1684................ 4595 8°
25 febvrier : à eux, pour leur payement tant «du moilon qu'ils ont fait descharger proche les murs de abbaye de Saint-Cyr, qu’il faut transporter à la Seigneurie, que pour 81 futailles de chaux qu’il faut aussy faire
transporter à ladite Seigneurie... ............ 15108 7 janvier: à BLanonann, entrepreneur, parfait payje-
ment de 47h14 4° 11%, à quoy montent les ouvrages
de maçonnerie du bastiment derrière l’hostel de Conty;, à
Versailles, et ceux de Bonevaux, sur le chemin de Sève
(ET Rss SRE D BRU 0 drift ae 2 28 juillet-11 mars: à Anpré Maziène, à comple dles
ouvrages de maçonnerie du bastiment derrière les ma-
gasins commencés par Levé (6 p.)...... .. 1847 no° h febvrier-16 décembre : à Juy, à compte des prrovisions de matéreaux qu’il fait aux nouvelles escuries au derrière des petites (23 p.)............... h8oo1oû 23 septembre-2 décembre : à luy, sur $es ouvragyes
à l’ancien hostel de la: Feuillade (6 pus vs: 100 18 novembre : à luy, sur ses ouvrages au logement
ss...
des jardiniers ......... cesser
28 janvier-2 décembre : à L'Érée, entrepreneur, à comple des ouvrages de maçonnerie qu'il fait au mur de terrasse de l'avant-cour (16 p.)......... #78o10f
21 octobre : à luy, sur ses ouvrages du mur de: closture pour élargir la rue le long du jardin des Trésomens inst fui af sata gene sé du Son
h avril-9 septembre: à Lerée le jeune, sur les preovisions de matéreaux qu'il fait pour le mur de Clagmy (AD hrs cas dons avale av Bhoni
11 mars-13 may : à Jozzcivsr, entrepreneur, pour son parfait payement des ouvrages de maçonnerie du modèle de la gallerie du Roy au chasteau (2 p.):. PRADA A RU ELA GA, UE. Me 1e AE BING"
22 avril-16 décembre: à La. Pensée, sur les prowisions de matériaux qu'il fait pour l’aqueduc du vieux Versilés (18 -p.}s 40 Chi) tes area
11 mars-20 avril : à Deswatsons, pour son parfait payement des ouvrages qu’il a fait pour la démolition de la balustrade qui estoit. sur. l’ancienne orangerie. de
Versailles, et transport d’icelle au Chenil (3: p.).....…. ent Dé oi amant set 166 nor ns
21 janvier: à Apengr, maçon, parfait payement de 351 5°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il à fait à l'hospital de Bouviers, près Versailles. . . LUCE DA DEN CR PDC 2e DS LE DO La DROITE EL LAS) à
11 mars : à Nicocas LE Jonceur, entrepreneur, pour réparations de maçonnerie qu'il a fait à la vieille citerne de Noisy au mois de septembre dernier... ,. 1031 10°
1° avril : à Anmiex Noëz, maçon, parfait payement de 547t 15° 10°, à quoy montent les ouvrages de maconnerie par luy faits à l’hostel de Mademoiselle, à Versailléé,; en 168444, 544 das a 1510
Somme de ce chapitre... 1604750 4° 4°
FOUILLES ET TRANSPORTS DE TERRES
7 janvier- 4 novembre : à Lorsrron, à compte de ses ouvrages de conroy de glaize au réservoir du chasteau (ad posais. cotloaadaieiss5D at
15 juillet-16 décembre : à Larseur pe FLorv, parfait payement des ouvrages de transport de terres pour la chaussée le long de la rivière de Seyne, au nombre de 1056 thoises 1/2, à raison de 45° la thoise (10 p.).... M ES CE de np
20 mai: à luy et pes Laurens, pour les rigolles failes pour poser les tuiaux qui conduisent les eaux dans lenouneau réserve an et ab raie oi: 138
7 janvier-21 octobre : à Hower, sur ses transports de terre sur la grande avenue en face du chasteau de Ver-
Sales (05 mp): he ee Re 7680 25 febvrier : à luy, sur les pelites rigolles qu'il fait. d'ubeite eee NS PNR PRET Dane dr Re RUE 1 hat 10°
h novembre-16 décembre : à luy, sur ses transports de terres de la grande avenue à l’Orangerie (h 150 h6Goot
16 décembre : à luy, sur ses transports de terres au
nes ss,
viel. VéPEIES 0 ER DR RM SE eee 0001
11 mars-923 septembre : à Davin Broussarr el François Prévosr, terrassiers, pour leur parfait payement de 466otf 6°, à quoy montent les terres qu’ils ont transporté sur l’avenue de Chaville et chemin de Sève (10 p.). Je PRES RE UT A Re UT 0 EG
14 janvier-3 juin : à Rewy Sanson, terrassier, à compte des rigolles sur la grande avenue pour planter dés'anbres. (hi pression es di are 10.08
17 juin-9 septembre : à luy, sur ses ouvrages pour l'aplanissement de la montagne de Marly (8 p.). 4140
7 janvièr- 29 juillet : à luy, sur les terres qu’il a enlevées sur la grande avenue en face du chasteau et autres (aspi}iaih fi ati Lan Air. de Et à 1°
29 avril-1* juillet: à Anroins Boursier, parfait paye-
ment des fouilles el transports de terres au Chenil (5 p.) ds al 1281 17° 6° 28 janvier-5 avril : à Nicoras Maëxon, parfait payement des lerres qu’il met sur l’acqueduc du premier moulin de Clagny pour le recouvrir (3 p.).. 5134 0° 3° 25 febvrier : à Prenre Le Cuerc, dit Pire, terrassier, pour les terres qu’il a enlevées à la chaussée de la grande avenue en face du chasteau et au Chenil ss 986 15° 9-16 décembre : à luy, idem, pour la prolongation de la grande avenue proche Porche-Fontaine (2 p.). 2500 28 janvier-13 may: à Maux Taoun, terrassier, parfait payement de 6504, à quoy montent les ouvrages de k10f 5°
6 may-1" juillet : à Le Prou et Canoce, terrassiers, } J ;
terres qu’il transporte au Chenil (7 p.).....
parfait payement des transports de terres pour l’élargissement du chemin de Sève le long de la rivière (5 p.)...
28 janvier-1°* parfait payement des terres enlevées au Chenil (12 p.).
25 mars : à luy, payement des terres qu’il a enlevées 26H 13° 4° k mars : à François Dupuis , sur les fouilles et trans-
dans le manège des grandes escuries
ports de terres aux rigolles de l’estang de Clagny. 150 3 juin-29 juillet: à Bezueroze et consors, à compte des tranchées pour les allignemens des rues de la nouvelle ville (4 p.)..............,......... . bat 8 avril-1°" juillet : à Fouquer, terrassier, parfait payement des terres enlevées au Chenil et au Grand Commun ÉLUS ne 2164 0° 5° 15 juillet-18 novembre : à luy, sur les terres enlevées au derrière du Chenil et aux petites escuries (6 p.) Re 2940
& novembre- 2 décembre : à luy, parfail payement des tranchées le long de l’hostel de Grammont (a p.) 519 k novembre : à luy et consors, pour plusieurs trans-
ports de terres, tant pour nettoyer les aqueducs de l'hostel de Grammont que pour le regard de dessous de réservoir de l’hostel de Villeroy et autres endroits de Versailles 1431 1°
92 avril : à Duprré, soldat, à compte des terres qu'il transporte dans le jardin des Récolets........... 3of
8 avril-13 aoust: à Cnarzes Pezverier, terrassier, parfait payement des transports de sable pour sabler la grande avenue au-dessus de l’estang de Porche-Fonee (gp)... seen ë
23 septembre : à luy, pour son payement des trous qu’il a remblayés aux mesmes endroits. .... :118K 12°
23 septembre : à Merviuue, terrassier, à compte des terres qu’il enlève à la rampe de l’avant-cour du costé de la Chancellerie SAS EN AU
16 décembre : à Anpré Corponnier, à compte des rigolles sur la terrasse du Chenil . gof
12 aoust: à La Fonesr, lerrassier, pour des fouilles de terres qu’il a faites pour curer des rigolles au pied des arbres de l'avenue de Paris 24
& novembre - 2 décembre : à luy et consors, pour leur parfait payement des terres qu’ils transportent de l’aqueduc.du viel Versailles (3 p.)............. 554 19°
7 janvier : à La Granpeur et Parzuer, lerrassiers, pour leur payement des terres qu’ils ont enlevées au bastiment des ouvriers. . .… ui tait 20ft0"
7 janvier : aux nommez L’'Herauzr et La Tovcur, tant pour du plastre qn’ils ont fourni pour meltre entre les lambourdes du Grand Commun que pour transport de contre-cœurs de cheminées
28 janvier: à Pierre Le Move, jardinier, pour les treillages qu’il a faits au Potager de Versailles en 1684.
11 febvrier : à Pierre Mann et Jaques FerD, pour avoir porté 127 fulailles 1/2 de sable de rivière du bas perron du chasteau de Noisy dans la citerne, à raison de 2° 6% pour chacune futaille..... 154 15° 9°
À Prerre Royez et consors, voituriers, pour avoir voiluré lesdites 127 futailles 1/2 de sable pris tant à Saint-Germain-en-Laye qu’à Marly
À GuizsrenEau, lerrassier, pour avoir régalé les terres de 5o cuisines au bastiment des ouvriers à Versailles
11 mars : à Dior, terrassier, pour les rigolles qu'il a faites le 1ong des arbres des avenues de Saint-Cir. Aoï 7°
18 mars : à François Beor, terrassier, parfait payement de 1413# 10°, à quoy montent les fouilles et transports de terre par luy faits, tant aux Récolets qu'au Chenil et Grand Commun à Versailles, en 1684. 88 10°
25 mars : à Consranr, soldat, pour les terres qu'il a transportées dans les cuisines et offices du Chenil.. 11
20-may : à La Vicxe, jardinier, pour des treillages de perche qu’il a fait au jardin de Saint-Cyr... 219 10°
27-may: à Henry Drousr, terrassier, pour 8 thoises 1/2 cubes qu’il a transportées pour l'ellargissement de la chaussée de Sève au bord de la rivière, à raison de 30° par toise
3 juin : à Tréuor, terrassier, pour avoir enlevé toutes les terres qui estoient au-devant du bastiment des prestres de la Mission
1® juillet: à Mévace, pour le treillage qu'il a fait dans le jardin de la Chancellerie. ......... 1198 13°
Somme de ce chapitre... .. h60o75# 7° 5°
7 janvier-8 juillet : à Jean Mazuer, charpentier, sur ses ouvrages de charpenterie au Grand Commun et autres endroits du chasteau (7 p.).......... 18000
h-25 febvrier : à luy, sur ses ouvrages au Chenil QC 4 RATE TEST ANSE se SR eh LUN Re ET IGT 60
11 mars-8 avril: à luy, sur ses ouvrages du réservoir de l’ancien hostel de Villeroy (2 p.)...... Gooot
22 avril : à luy, pour son payement des bois qu'il a livrez pour les moulins des environs de Versailles... . PRE OR De ARS LA ONNSE N LR NO BOP L
6 may-16 décembre : à luy, sur ses ouvrages de charpenterie à l’église parroissialle (19 p.).. .: 645oot
6 may-92 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux nouvelles escuries derrière les petites (15 p.).. 22500
6-20 may: à luy, sur ses ouvrages dans le manège derrière les grandes escuries (2 p.).......... 920004
23 avril-16 décembre : à luy, sur ses ouvrages pour le bastiment de Saint-Cyr (18 p.).......... 73000
10 juin-29 juillet : à luy, sur ses ouvrages en divers ERP DID). NAME le Ot SERL 0o0t
23 septembre -16 décembre : à luy, sur ses ouvrages à/18 srande aile: (7 D). 40.444.140. eiboot
k febvrier : à Fézrx Girarnix dit Boureuienon, charpentier, pour ses ouvrages de charpenterie aux barrières des avenues des environs de Versailles, en 1684... RE M tn ed tal Sas este DOONITAD"
Somme de ce chapitre... .. 92260564 14°
COUVERTURE
7 janvier-15 juillet : à Esrienxe Yvon, couvreur, sur ses ouvrages du bastiment et escuries du Chenil (6 p.). “Ro eg ali op Rte bel en eu SE dune 748 dot 7 janvier-A febvrier : à luy, sur la couverture du logement des ouvriers à Versailles (3 p.)...... 300ott 14 janvier-18 novembre : à luy, sur la couverture des nouvelles escuries derrière les petites (14 p.) 11500 11 mars : à Juy, sur la couverture ‘aux logemens des jardiniers et escuries joignant la Surintendance. 1000tt 11-25 mars : à luy, sur les provisions de matériaux qu’il fait pour les ouvrages de couverture qu'il a entrepris de faire à Versailles (3 p.)............ 1920001 6-20 may: à luy, sur la couverture au réservoir de l’ancien hostel de Villeroy (2 p.)............ fooot
12 aoust-16 décembre : à luy, sur la couverture des bastimens des prebtres de la Mission (10 p.).. 1500ott 19 aoust-16 décembre : à luy, sur sa couverture à Saint-Gif (40 BA) PMR CNRS ATEN à 19000 18 novembre-16 décembre : à luy, sur la couverture de la grande aisle (3 Di )e SSSR NAME CR À luy, sur la couverture à l’ancien hostel de la Feuillade (9 pa SL AN MA EN Gt Sa ne ER
Somme de ce chapitre. ........ 75600
MENUISERIE
7 janvier-16 décembre : à Esriexne Carez, menuisier, sur ses ouvrages au Grand Commun (17 p.).. 16000 1h janvier : à luy, parfait payement de 9395 18° 4, à quoy montent les ouvrages de menuiserie par luy faits au chasteau de Noisy en 1683 et 1684.. 53954 18° 21 12 aoust-16 décembre : à luy, sur sa menuiserie au bastiment de Stint-Cyr (D plier Lt Goo 1-29 juillet: à luy et Anronne River, sur le mesme ouvrage (ape) RE RARE ES Pa oo 22 avril-20 may : à eux, sur les échaffauds dans le manège derrière les grandes escuries (2 p.).... 5ooot 1h janvier-26 aoust : à Antoine River, sur la menuiserie-du Ghedif (5 pipi er UE 408 00ott 18 febvrier-17 juin : à luy, sur ses ouvrages au bastiment des jardiniers (5 p.)............... 2900 28 janvier-23 septembre : à luy, sur divers ouvrages (6 MAR SAR 2 RON CAC EAN APS REG EGP 12 aoust-16 décembre : à luy, sur sa menuiserie au bastiment de Saint-Cyr (9 p.)............., 7o0ot 7-21 octobre : à luy, sur sa menuiserie aux petites ÉSCUNIES (2 pee ie eee eo TOUR 18 novembre-16 décembre : sur sa menuiserie aux nouvelles escuries derrière les pelites (3 p.).... 2600 18 novembre : à luy, sur sa menuiserie à l’hostel de la Peutade st ie air Don 11-25 febvrier : à Fonrvigzze, menuisier, à compte des ouvrages qu'il fait au Chenil (2 p.)..... g14 6° 6* 1® juillet-16 décembre : aux nommez Drioms, Vepeau et Reuy, menuisiers, sur leurs ouvrages de menuiserie au bastiment de Saint-Cyr (7 p.)....... 9700 7 janvier-11 mars : à VEDEAU, sur sa menuiserie du bastiment et église des Récollets (a p.)....... 1500 20 may-921 octobre: à Vepeau et Rey, sur la menuiserie du bastiment des prestres de la Mission (6 p.). A A TN a (OU
18 novembre-16 décembre : à eux, sur les chaires
dé la Parroïsse (ape), 5 444 Parts tabogtt
28 janvier-11 mars : à Gavray, sur ses ouvrages de menuiserie du Chenil (a p.)..............4 1000h 29 avril-12 aoust : à luy, sur ses ouvrages au manège derrière les grandes escuries (3 p.).......... 1200 7 janvier- 2 décembre : à Louis Tessier, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie du bastiment et église des Récollets et sur le Chenil (11 p.)........ 5250% 28 janvier-3 juin : à Penen, sur ses ouvrages de menuiserie du modèle des cascades (4 p.)...... 530 7 janvier-29 juillet : à Bonnarpez, sur sa menuiserie du bastiment derrière les magasins (6 p.)..... 1600 28 janvier-18 febvrier : à luy, sur sa menuiserie du bastiment des ouvriers (2 p.)............... Doof 20 May-7 octobre : à luy, sur idem aux nouvelles escuries derrière les petites (7 p.)............ 2000 11 mars- 26 aoust : à Daviewon, sur ses ouvrages de menuiserie au chasteau de Noisy (5 p.)....... 1350 29 avril : à MarriN, sur sa menuiserie du Chenil. . thai et AS nn dE Sa Ed EL RON 17 juin : à luy, sur idem à l’hostel de Nielle.. 200f 30 may : à Beeuix, sur les portes de menuiserie du Chantier Malien à no: bartaese DO 12 aoust- 2 décembre : à Louis Niver, menuisier, sur ses ouvrages aux autels de la Parroisse (3 p.).. 2100f 21 janvier : à Caquezar», pour son parfait payement de 38314 16°, pour ouvrages de menuiserie qu'il a fait au Grand Commun de Versailles en 1683... 2314 16°
Somme de ce chapitre. ... 89059 o° 8°
SERRURERIE
7 janvier- 21 octobre : à Micuez Hasré, sur la serrurerie du bastiment du Chenil (12 p.)........ 3350û 15 juillet-16 décembre : à luy, sur la serrurerie des vitraux de la Parroisse (2 p.).............. 1200N 29 juillet-23 septembre : à Hasré le jeune, à compte des réchauts et chevilles de fer qu’il fournit au magasin (ap TU en Me je de an a? 60oît 25 febvrier-22 avril : à François pe Ver, sur les rampes de fer qu'il fait aux escaliers du Grand Commun (a pie enr me Ba abtel E vneoe hoott 7-28 janvier: à luy et Micmez Hasré, sur leurs ouvrages de serrurerie au Grand Commun (2 p.). 1200N 7 janvier : à eux, sur le gros fer qu’ils fournissent pour le bastiment du Ghenil................ 600 21 janvier-16 décembre : à Jean Fexez, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il fait et fournit au magasin (pe) DL. de lande RON
25 may-29 juillet : à luy, sur ses ouvrages au bastiment joignant la Surintendance (4 p.)....... 1000f
7 janvier-3 juin : à Lucas, sur ses ouvrages de serrurerie du bastiment des inspecteurs (5 p.).... 1020f 3 juin : à luy, sur les gros fers qu'il fournit au Ghe- RD A nee AO ON 15 juillet-21 octobre : à luy, sur sa serrurerie à l'ancien hostel de Villeroy (4 p.)................ 6oot 26 aoust : à luy, sur ses ouvrages au Chenil et grandes D Ne Se A « a60ft 16 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux petites es- 7, RE CR RAR MUR CEE PSS EReE Le PP ER ES Va Tr] à 28 janvier-12 aoust : à Tavernier, sur les ouvrages de serrurerie qu'il fait au Grand Commun et magasin CRD a tes aide ne me Lie LES fre à Snis ne RON 17 juin-2 décembre : à Tavernier l’aisné, à compte du gros fer qu’il fournit à l’église parroissialle (10 p.).. D A et Pa ane DO 27 octobre , à luy, sur la serrurerie qu'il fait au bastiment des Pères de la Mission. ............. 300f 14 janvier-26 aoust : à Jeax-Gasriez Lucuer, sur les ouvrages de serrurerie qu'il fait pour la grille de fer du Chenil (8 p.)........:.:......... sit AS 18 febvrier : à luy, pour faire son parfait payement de 17104 12° 6%, à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’il a fait pour la moitié du balcon du Grand Commun à Versailles en 1684 ......... 910N 19° 6° 11 mars : à luy, sur ses ouvrages pour la porte de fer diGreud Commun ue... 900 21 janvier-21 octobre : à Le Roy, serrurier, sur ses ouvrages au chasteau de Noisy (7 p. sie de 21 janvier-18 novembre : à Pisnre Marie, sur ses ouvrages de serrurerie au Grand Commun (9 p.) -... 17 juin : à luy, sur le gros fer qu’il fournit pour la grande aile............................. 300 12 aoust : à Rocer, sur ses ouvrages de serrurerie au Commun et au Potager.................... 200f 26 aoust-16 décembre : sur ses ouvrages à Saint-Cir (SR) des dues FRM Re eds diet 3250 18 febvrier-16 décembre : à François Fonprin, sur ses ouvrages de serrurerie et gros fer aux nouvelles escuries derrière les petites (9 p.)............ 1900f 28 janvier : à luy, pour réparations et menus ouvrages de serrurerie qu’il a fait à la petite escurie à Versailles di 080, A ON A sb Pr ere O8 © 32 avril : à Nicocas Dezeusrres, sur les ouvrages de serrurerie qu’il fait aux Récolets............. 5oof 18 febvrier-3 juin : à Tnowas VALLERAN, sur ses onvrages de serrurerie au bastiment des ouvriers (3 p.)..
Re At ed OU
17 juin-16 décembre : à luy, sur le gros {fer qu'il fournit à la grande aile (14 p.).......... ... wgoof 11 mars-921 octobre : à luy, sur le gros fer ddui bastiment et'escuries du Chenil (5 p.)........ se MADON 8 avril : à la veuve RicHArD, pour ses ouvragess de serrurerie au-chasteau en 1684.......... 1910b 19° 61 21 octobre-16 décembre : à Corveizze, serrrurier, à compile du gros fer qu'il fournit pour la granndi aisle
CA RATER DRESSÉ EIRE an Rte «3000!
18 novembre : à luy, sur le gros fer des portees de fer pour le Chenil................ HAUTES 6oott
31 décembre 1684 -3 juin 1685 : à Marmieeu Gontr-
enon , serrurier, sur les ouvrages de gros fer qu’il four-
nit au nouveau réservoir (4 p.)..... A re c2300û 3 juin : à luy, sur le gros fer qu'il fournit àà église parroissialle . ......... A NS D di aa 900 17 juin-4 novembre : à luy, sur le gros ferr au réservoir de l’ancien hostel de Villeroy (9 p.).. . .. t100û
23 septembre-2 décembre : à Boureurenon;, iserru-
rier, à compte des chevilles de fer qu’il fournit t au ma- 3361 3°
17 juin-16 décembre : à Cuocarn et Davin», sserruriers, sur le gros fer qu’ils fournissent au bastinmeent de Saint-Cyr (9 Ph. cresson see st 557€8gh 2°
31 décembre 1684 : à Jean Vicoureux, poouir son payement des ouvrages de ferrures qu'il a fait ppoour les moulins de Clagny et Trianon en 1684......... 39of
gasin :(9p.)..-.0. RS VERS CESR PE PR EE
Somme de ce chapitre... ... 6375aft 1141
VITRERIE
7 janvier-15 juillet : à Lespinouse, vitrier, sur ses ouvrages de vitrerie au Grand Commun (4 p.)... 8ook 18 janvier-15 juillet : à luy, sur sa vitrerie eau: Cheni (8 D). Rene RARE AR APR A hoot 11 mars : à luy, sur sa vitrerie du bastiment cderrière les magasins. ............. FORME ERANE 15ot 6 may-17 juin : à luy, sur sa vitrerie au loogtement des jardiniers (2 p.).............. Dino nie diriete 250 23 septembre-16 décembre : à luy, sur sa vibtrerie au bastiment des prebtres de la Mission (5 p.)..... 119001 21 octobre-4 novembre : à luy, sur sa vitérerrie au bastiment de Saint-Cyr (a p.)........... asoidveue #8 Q DH 7 janvier-15 juillet : à Cuanes Janson, vitrrieer, sur ses ouvrages de vitrerie au Grand Commun (4 p.)). 80oot 28 janvier-15 juillet : à luy, sur sa vitrerie ddu Che- DL OP DIE ASUS SRE AA LHE PS IE TETE hoof 11 mars : à luy, sur sa vitrerie du bastimeenit derrière les mApasinn.. ox cet di sie aett 100
6 may : à luy, idem au logement derrière la Surin-
tonnes. Eee Es 100 17 juin : à luy, idem aux grandes et petites escuries. sa tete Laieet dirroaeneael aie Out BEBE AAA ut: . 150 23 septembre-16 décembre : à luy, idem sur le bastiment des prebires de la Mission (5 p.)...... 1100 21 octobre-A novembre : à luy, idem au bastiment de Saint Ovra prh.iisil $,2 an tel ... goot
16 décembre : à luy, idem aux nouvelles escuries. . PRINCE AR MISE is ee 0 SU 100 1° avril : à Goparr, vitrier, pour ses ouvrages de vitrerie au chasteau de Noisy en 1684, déduction faite de 100% qu'il a reçus le 5 febvrier aud.-an.. 1814 11° 3%
Somme de ce chapitre... .. 6381 11° 3°
PLOMBERIE
11 mars : à Jaques Lucas, plombier, parfait payement de 4564# pour les plombs et-soudures qu'il a livrez et façonnez, lant au chasteau de Noisy qu'en divers endroits de Versailles, depuis le 12 avril jusqu’au dernier juin DOSSIER, NOR ROME AE SENTE CESSE 25648
25 mars : à luy, parfait payement de 18784 10°, à quoy montent les plombs et soudures par luy façonnez et livrez, tant au Grand Commun, Récolets, escuries du Chenil qu’autres endroits de Versailles, pendant les six 1484 10° à luy, pour, avec 2434K 12° qui luy sont déduits pour 27050 livres de vieux plomb qu'il a eu du magasin, à gof le mille, faire le parfait payement de 9790 19° pour le plomb et la soudure qu'il a fourny tant au chasteau de Noisy qu'aux petites escuries et escuries du Ghenil, à Versailles, en 1683... 2856 7°
11 mars-9292 avril : à luy, à compte des façons de
derniers mois 1684 ......... AU Ho 24 juin :
plomb et soudure qu'il fournit au Grand Commun (Bip). «24448 0 BAIE AS HREUUSE Li nà be 3 juin : à luy, sur ses ouvrages au réservoir de l’hostel de Villeroy et ailleurs... ,.,............ 2000 15 juillet-23 septembre : à luy, sur ses ouvrages en divers endroits (3 pi} 2e dust. en . 3500 12 aoust : à luy, sur ses ouvrages aux nouvelles escuries et bastiment des prebtres de la Mission... 1000 7 octobre : à luy, sur idem au bastiment des prebtres
5ooott
de da Mission. ........ te Un a S scrap of 21-octobre-18 novembre : à luy, sur ses ouvrages à Saint-Cyr et autres endroits (3 p.)........... 5500!
18 novembre : à Auy, sur ses ouvrages à la grande aile et aux nouvelles escuries....,.......... 2000! À Jay, sur la plomberie de: Péglise parroïssialle et prebtres-de la Mission .....,.,.......,... 10008
à décembre : à luy, sur le bastiment de Saint-Cyr, grande aile et prebtres de la Mission......... 25o0tt
Somme de ce chapitre...... 3140 17°
PEINTURES ET DORURE
7 janvier-25 mars : à Jean Jamauzr et pu Rocuer, peintres, sur leurs ouvrages de grosse peinture an Grand Commun: (5: ps) 4ui.s peus behaete dote vos 1800
7 janvier -15 juillet : à eux, sur les grosses peintures du, Ghenil (7: ps )a2.4 eus 8 Susrncis nas 4 tirs 20001
12 aoust-16 décembre : à eux, idem aux nouvelles escuries, (G pi) sieir suite e but deinoiae DASOÏ
21 janvier- 25 febvrier : à eux, idem aux bastimens derrière les magasins (3 p.)................ goof
3-17 juin : à eux, idem au logement des jardiniers (iphadin engendre etes ce 2 ed OO
29 juillet-2 décembre : à eux, idem au bastiment des prebtres de la Mission (7 p.)............ 29200
23 septembre-16 décembre : à eux, idem au bastiment de Saint-Cyr (Gps. us, 04, 0. 490008
8’ avril : à Desauziers, doreur, sur ses ouvrages de dorune ant Hétolets, |. Vian es er at eDoi
21 janvier : à Cuarzes Le Lour, peintre, parfait payement de 12964 15° 9°, à quoy montent les ouvrages de grosse peinture qu’il a faits au Grand Commun en lan- RÉ SRR AOONMOPOE
18 febvrier : à Rousseau, peintre, tant pour la dépense qu’il a faite pour le modèle des cascades à faire derrière le chesne vert, au petit parc de Versailles, que pour la conduite qu’il a eu dud. modèle. ...... hoof
Aux dessinateurs qui ont travaillé au dessein dud. modèle pendant quatre semaines finies le 17 du présent MOIBIRS De). : cute nes amsn Myscrn HOME
A Le Moywe, de Paris, peintre, pour ouvrages de DO MAR dt en ee ta teur ce DOS
8 avril : aux nommez Le Moixe, BEVILLE, ALLEGRAIN et consors, peintres, pour ouvrages faits au modèle des CAGE ee LU Fe Ad A de nie Gael A 00
24 juin : à Beprau, peintre, pour un tableau fait. et livré pour le grand autel des Récolets, à Versailles, représentant la Nativité., .,...,.....,..,.,.. 10008
À Corveize, peintre, pour un tableau fait pour une des chapelles de lad, église, représentant saint. Louis...
A Sorzer, peintre, pour un autre tableau pour une autre desd. chapelles, représentant saint. François agoni-
SANt ns ARE ae Et ES ta On
Somme de ce:chapitre.. ... 142818 8° 9°
SCULPTURE
14 jaanvier : à. Pierre Mazeune et Noëz Jouvener, sculpteurs, sur leurs ouvrages au Grand Commun. 1000 25. maars-3 juin: à eux, à compte des ouvrages qu'ils font au :modèle de la gallère! du Roy (2:p.)... 1300 7 octtobre-2 décembre : à eux, sur leurs ouvrages pour less chapiteaux du portail dela Parroisse de Verbles ES Das ia du dot eat bn best: dt 00!
7 jamvier-16, décembre : à Jean Corxu, sculpteur, sur ses ouvrages de sculpture de la gallerie de Clagny CD a he) db Rutondrote DU bte lite en riier, HO Of 18 feebvrier : à Noez Briquer, sur ses ouvrages de sculpturre de la chapelle du Grand Commun. .... 2004 3 juin : à luy, Carrier et Pingau, sur leurs ouvrages de sculpplure aux Récolels.…....... us Boot 12 aqoust : ausd. Carriert et Briquer, sur leurs ouvrages Cde' sculpture, à la Parroisse.….…......... 1000 20 nmay : à Jacoues CLerion, sculpteur, sur ses ouvrages eau fronton du Grand: Commun ...,.,., 2008 21 jéanvier : aux sculpteurs qui ont travaillé au modèle dess cascades à faire derrière le chesne vert, au petit parc de | Versailles, du 30 octobre dernier jusqu’au 1 4 jan- MSP athées lens dieh diet toba ie itiate rovéole ovte à DOM 1 0! 13, mmay : à Bern, sculpteur, payement des journées d’couvriers sculpteurs el. marbriers qui ont travaillé à rétablir des vazes de marbre pour le petit parc de Versailles.…
De D MR Re D 10 jee RL à je tea e ec DOUDIL
2 déécembre : à François Girannon, pour son payement dées ouvrages de sculpture qu'il a.fait de pierre de Saint-LLeu au grand fronton de la petite escurie. 180oftt
Somme de ce chapitre... .., 29850 10°
OUVRAGES DE MARBRE
1® jjuillet: à Masson, marbrier, pour avoir équarry et fait dess croix à des pierres de marbres pour les autels des Réccolets:et de:la-Parroisse.. ........... 63410°
PAYÉ
7 jamnvier-8 avril : à Georces MarcHawD, paveur, pour faire soon parfait payement de 31060 15° pour ouvrages de pavéé par luy faits au dehors du chasteau de Versailles, depuis: le 22 aoust dernier jusqu’au 8 du présent mois, déduction faite de 6918# 8° 4° pour matéreaux qui luy ont estéé donnés, provenans des démolitions des baslimens Em pe. obub hialonesrs 'agrs s 24: or 202 ateon 8°
* Le: registre dit la gallerie, mais c’est évidemment par erreur.
1* avril 4 novembre, à luy, sur ses ouvrages de pavé en divers endroits de Versailles (13 p.)...... 23000 22 avril-6 may : à luy, sur ses ouvrages le long du Crnd'Opmmun (ap): un, 2500 25 febvrier :
de pavé qu’il a fait à la chaussée dans Sève, du 3 no-
6 may-25 septembre : à luy, sur ses ouvrages au che-
à luy, pour son payement des ouvrages Yembre ans panvier ie... Cis
min de Sève le long de la rivière (11 p.)..... 202008
32 avril : à luy, pour son parfait payement de 20206 13° 9°, à quoy montent les ouvrages qu'il a fait, en 1684, sur le chemin de Versailles à Velizy et Cha- 3006K 12° 9° 3 juin - 2 décembre : à luy, sur le pavé du chemin de
Velay (9 ph... 01 KL EME SRERErES 23 septembre -7 octobre : à luy, sur le pavé du che-
LL AN AN SERRE DS RS LT LS DORE er
min dé Marly (a po ere 2000 21 octobre -18 novembre : à luy, sur le pavé de l’avantcour Au éhasteag Ca pe) Lu 444 2,500 2000 18 novembre-16 décembre : à luy, sur le pavé du UND EEE EAN PR RETIRS kooott À luy, sur le pavé des nouvelles escuries derrière les potites {Sip)ii,Lehutes AE MATE 3000!
L mars : à luy, pour son payement du pavé et retranchemens de terre qu’il a faits sur le chemin de Paris à Versailles passant par Viroflay...... +. 3578h 10° 6°
Somme de ce chapitre... 907728 0° 11°
GRAVEURE.
18 febvrier-21 octobre : à CGnariiron, graveur, à compte des desseins et graveures qu’il fait pour le modèle des cascades (7 p.)...... Rene 2hooù
18 febvrier-9 septembre : à Le Paurre, graveur, à compte des desseins et graveures qu’il fait pour le modèle des cascades à faire au petit pare (4 p.).... goot
2 décembre : à luy, pour son payement des ouvrages de graveure qu’il a fait et fourni pour la place royalle
de l’hostel de Vendosme....,.. Re EL SAR 111
PARTIES EXTRAORDINAIRES
25 mars-29 avril : à Le Moyne, fondeur, pour son parfait payement de trois cloches par luy faites et fournies aux Récolets, à Versailles, et deux autres pour l’horloge A6 Noksy (api es cu, . 1459 4° 3°
8 avril-3 juin : à Tessier, marchand de fer, sur ses
fournitures de poesles et vaisselle de cuivre pour Noisy RM. A De io na se nie 2200 10 juin —1 0 septembre : au nommé pe Narnvize, fon-
deur, à compte des cloches qu'il doit fondre pour la Parroisse-dle Versailles (9 pue. 1 mron ns 2000
8 janvier : à Lory, horloger, à compte de l'horloge du Grand Command SNA 200
29 avril : à luy, pour une horloge à pendule sonnante qu'il a faite el fournie pour le chasteau de Noisy. 3224 à luy, pour son parfait payement de 500, à quoy monte l'horloge qu'il a fournie aux Réco- 21 janvier : aux nommez Le Roy, Lazzier, Pencueron
11 febvrier :
létsde Versalléss. ue per RAA
et Sauvace, pour leur payement de la paille fournie pour
couvrir les glacières proche l’estang de Clagny... 160 À Macnor, charpentier, pour avoir découvert les deux moulins de Trianon et celuy de renvoy.. ........ L5
mars : à luy, pour ses ouvrages aux moulins de Satorÿ'en 16842 HG ER AS AREA ne re EU
L febvrier : à Srire Bray, épinglier, pour ouvrages de fil de fer faits tant à Versailles qu’au chasteau de 190f 4° 6° : à Rinçuer, charon, pour son payement des barres d’escurie qu’il a fourni, tant au Chenil qu'aux petites escuries (2 p.).......... 295
& febvrier-18 novembre
k febvrier : à Noëz LecrAIN, vuidangeur, pour vuidanges et dégorgemens de fosses faites, tant en divers
11 febvrier : au s° Prevosr, Exempt de la Prevosté de l’'Hostel, pour remboursement de pareïlle somme par luy
endroits de Versailles qu’à Noisy.............
payée pour plusieurs procédures faites concernant les Bastimens, depuis le 13 juillet dernier jusqu’au 1° du DTÉBORE MOI eee SR QE à Ta te PE 75 18 febvrier : à Craune nes Soussis, chaudronnier pour 113 livres de cuivre rouge fourni pour faire un 1948 13°
à GuizzaumE Boucuer, tail-
cadran au Grand Commun, à 91° la livre...
h mars-11 novembre :
landier, pour son payement des ouvrages par luy faits aux moulins de Satory du 26 octobre 1684 au 28 febvrier dernier et autres (a p.)............. 899! 10°
22 avril : à Le Lour, fondeur, payement de trente petits robinets de cuivre livrez au magasin, pesant 104 li- 95 4°
17 juin : aux appareiïlleurs et tailleurs de pierre qui travaillent tant à la grande aile, à l’Orangerie, à l’église de la Parroïsse et au logement des Pères de la Mission, à Versailles, qu’au bastiment de Saint-Cyr, par gratiffication, pour le May de l’Ascension........... . 6oot
NT: 4 18 14 [VTC PNA PEER Re Re,
30 juillet : au s° Leresvre, Prevost des Invalides, pour son remboursement de deux bandolières qu'il a acheptées et données à deux Invalides qui gardent les
avenues de Versailles et empeschent qu’on y décharge dés inmondeest 0... ak a5
5 aoust : au s° Descuareaux, pour son remboursement de la façon de 180 paillasses qu’il a fait faire et mises AU TE à ES AE EL sont
12 aoust : à Rovusseat, cordier, pour son payement des cordages qu'il a fournis pour les moulins des environs de Versailles 13444044... :.. 9got 17° 6°
Aux ouvriers qui ont reslably les moulins de Clagny.. 26 aoust : à AnToINE ÂuGEr, meusnier du moulin de
nn eo
renvoy, pour son payement des terres qu’il a ostées du pied des arbres et des allées proche du moulin de la bultedeTrianeni ii MR 4 51 à avoit
16 septembre : à Nicozas Cnevez, meusnier et serrurier des moulins de Clagny, pour ouvrages de serrurerie qu'il a faits et fournis pour lesd. moulins pendant la pré- ÉORIAANbONS. MMS ELU, 1. LE amatt ge
11 novembre : aux nommez Dusois ct Jozuiver, pour avoir curé les dix puits des cinq moulins de Satory. 1504
À plusieurs charpentiers, meusniers, pour les journées qu'ils ont travaillé tant au pont de la grande tour de Satory qu’au 3° moulin de Clagny ......... 30oot
À Axroine Aucer, pour son payement des voitures qu'il a faites de plusieurs arbres ct tournans, et autres ouvrages
de boïs pour led. moulin de renvoy............ 83h
Somme de ce chapitre... .. 11084 9° 3*
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
31 décembre 1684 : au s° px Louyr, pour son remboursement de pareille somme qu’il a payée pour plusieurs outils et ustancils fournis pour travailler aux glacibiestde Versailles ati. en: 05 ét 19°
7 janvier 1685 : au s° »'Henvizze, pour son remboursement de pareille somme qu’il a payée à divers soldats qui ont travaillé à transporter des terres au bastiment du Che. 5 be Da: 3of
28 janvier-11 febvrier, à Jean Panezan, ramonneur
de cheminées, pour son payement d’avoir ramonné, visité, racommodé et fait des languettes à plusieurs cheminées du Grand Commun et des grandes et petites escuries de Versailles (2 p.)............. 164% 14°
25 mars : à La Viens, pour son payement de 175 thoises 1/2 de treïllage de perche qu’il a fait à Saint-Cyr, à af pthose, Je NE 1, Sésôtis of
8 avril- 4 novembre : à Pierre Varisse, ramonneur de cheminées, pour son payement des cheminées qu'il a racomodées et ramonnées tant au Grand Commun qu'aux
autres endroits de Versailles (2 p.)...... 5o1 18° 6%
Le,
8 avril : à Rinouer, charon, payement de 28 barres qu'il a fournies aux cscuries joignant la Surintendance.. 214 8 avril-2 décembre : à Noëz Lecrain, vuidangeur, pour les dégorgemens et neltoyemens de fosses, tant à Clagny, Noisy, grandes et pelites escuries et autres endroits de Versailles (3 p.).................. Galk 6 may : à Dunanp, pour avoir retiré huit corps de pompe et équipages qui estoient dans le grand puits de D DR AS SAC an... à es. Doi À Cocray, vuidangeur, pour avoir escuré deux puits 13h 20 may: à lréuor, autre, pour avoir vuidé les lieux
À Picor, vuidangeur, pour avoir vuidé les lieux com-
Se COR ee ARR US D ne à RUN One
communs des Récolelts.. 548...
muns à la maison qui appartenoïit au s° Mizer, acquise ae nor AU ROME diner dia us es dev: doit
17 juin : au s° Harpouin, remboursement de pareille somme payée pour menues dépenses failes aux basti- ONCE TN Ada de ii de. 0) 26
1% juillet : à Jean Roupie, pour des rigolles qu'il a faites à Noisy pour racomoder les conduites de la pompe. Na ne OS Me UE SRB AE Ds eds 1 DOI ON
26 aoust : aux nommez Crespin et Cuzarr, pour la glaise qu’ils ont tiré auprès de Gallye et voituré à Saint- CR RE PU ie Li du 110 SO
21 octobre :
avoir planté le buys et aplani les allées du jardin des
à Anpré Corpoxeuzé, jardinier, pour
ecoles Ant RER RS AR ARMES
Somme de ce chapitre. .... 2561# 13° 6°
OUVRIERS À JOURNÉES
31 décembre 1684-3 juin 1685 : aux ouvriers qui ont travaillé au modèle des cascades à faire derrière le chesne vert Clip}. 2,21 2581467
17 juin-7 octobre : aux ouvriers qui ont travaillé aux modèles de la place royalle à faire à l’hostel de Vendosme, à Paris, et au chasteau de Versailles (7 p.).... AR D MENU a des Lada da des 20MaR De 67
7-21 octobre : aux ouvriers qui ont travaillé aux desseins du plan général de la ville de Versailles et des en- Miro MD RL he pubs aunuus En «0 TOUT
4 novembre - 16 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé au dessein du plan général du jardin potager (EE 10) APCE TN REED PA SEEN À LES
Somme de ce chapitre....... 3593 15°
ROLLES D'OUVRIERS
831 décembre 1684 : aux ouvriers qui ont transporté des terres au bastiment des inspecteurs. . ..... 43h 4°
La
LMPRIMERNIS NATIONALE,
31 décembre 1684-16 décembre 1685 : aux ouvriers qui ont travaillé au magasin à transporter les démo tions (16 p.)...... MR ut LOU NATAT ed a oi a 07
31 décembre 1684-16 décembre 1685 : à ceux qui ont travaillé au maçgasin du plomb et fer, à le ramasser et peser (16 p.).:…......... HP .. A5GAN 3° G°
7 janvier-16 décembre : à ceux qui ont transporté des terres au bastiment derrière le magasin, aux nowvelles escuries et aïllleurs (26 p.)......... 2580 18°
7 janvier : à ceux qui ont enlevé les terres au long die la Chancellerie. . ....... PARTIR ES -... 3h18 &°
À ceux qui ont fouillé, transporté et répandu des terres le long de la: descente de Viroflay. ...... 167
7 janvier-11 mars : à ceux qui ont travaillé au Grand
Commun et aux Réscolets (9 p.)..... shéy 9568 9° 6° 21 janvier : à ceux qui ont transporté des terres sur le chemin de Meudion............. Stats L'roBfit
28 janvier-16 dlécembre : à ceux qui ont travaillé em différens endroits de Versailles et ailleurs (32 p.).... ARENA, MÉRANAS EE UN A ha eraato
10 avril : aux soildats qui ont travaillé à décharger des batteaux au port de Sève, à 14° par jour chacun, et aux sergens qui les omt commandez, à 20° par jour cha- CUS AU ELU NP ea AT BR 2 AO 2 LC Ce A
3-19 juin : à ceux qui ont porté la glaise au bastarcdeau du réservoir æu bas de la grande aile (9 p.).. HAL DAS LI à vieu AU MORE AU LOST
17 juin : à ceux qui ont travaillé pied nud au bastardeau pendant quatre semaines . ...... 5674 17° th
1 juillet : à ceux qui ont travaillé au poids du fer 385h 5°
1 juillet-16 décembre : à ceux qui ont travaillé à Îla glaise des réservoirs du petit parc (9 p.).. 2004 6° n°
au Chenil et aux Riécolets. ........... ss
Somme de ce chapitre... 164114 10° 10°
F'ONDS LIBELLEZ.
5 janvier : aux propriétaires des terres, prez el vignes occupés par la rigole qui amène l’eau dans lestang dle Saclay, à prendre dlepuis le cinquième pont, entre Orçay et Palaiseau et jusqu'au pont qui est à la teste de Ja chaussée du nouveil estang de Saclay où passe le gramd chemin de Chevreuse à Paris, du costé du midy, pour leur remboursemenit desdits héritages. . 100938 1 1°
À ceux des terress labourables, bois, vignes et pasturtes occupés par la rigolle qui amène l’eau dans l’estang dle Saclay, lad. rigolle commençant proche le parc de Jowy et finissant à la chaussée du nouvel “estang de Saclay où passe le grand chemin de Chevreuse à Paris, du cosité
| du nord, pour leur remboursement desdits héritages.… .
so de ce devine nee ee bte a miteimens ..... 9607! 16°
9 janvier : au s° Miexanv, peintre, par gratiflication, en considération du soin qu'il a pris de conduire les sculpteurs qui ont lravaillé pour le service de S. M. pendant l’année dernière 1684................ 3000h
11 janvier : au s° GérarD, orfèvre, pour trois vazes, l'un d’amatiste, l’autre de prime d’émmeraude et le troisième de grena, qu’il a livrez .............. 5000û
15 janvier : au s° »’Azvarez, pour jplusieurs tables de marbre, bustes et figures qu’il a livrez pour le service deS. M., plus au long expliqués en l'ordonnance de fonds expédidels © 4. 44. Lois ne ao le 8 ... 5g6of
Au s’ Micxaro, peintre, pour un tableau qu'il a fait par ordre de S. M. représentant le Triomphe de la Mer. TA PR AN RR R RRT AU 50 O0
20 janvier : au chevalier Mona», par gratification, en considération de ses services et pour lui donner moyen de s’en retourner en Angleterre... ......... 12000
23 janvier : à divers particuliers, pour leur remboursement de 250 arpens 4a perches 1/2 de terres à eux appartenant, occupées dans l’ancien estang de Saclay, plus au long énoncées dans l'ordonnance de fonds (2 p.) DRE EE se Fee das ET BerO0ft 9?
28 janvier : au s° pg LA Feronnaye, pour une figure de marbre blanc, représentant le jeune Antinoüs, qui a esté amenée de Petit-Bourg à Versailles... ... 1500!
30 janvier : à la veuve du nommé Gerwain, orphèvre, sçavoir : 16704 pour une grille d’argent pesant 41° 7°, à raison de 4ot le marc, compris la façon et le controlle, et 60 pour le fer de ladite grille. . .... 1730h
Au s° Carpenmier, marchand, pour 107 aunes 1/4 de brocard de Venize, fonds d’or, qu’il a fourni pour le service de S. M., à raison de 80# l’aune...... 858oft
Au s° Avsin, faisant les affaires de M. Auezor, ambassadeur à Venize, pour six glaces qu’il a envoyées de Venize à Versailles pour le service de S. M...... 14 trg5ft 23°
Au s° Le Nosrre, par gratification, à cause du service qu'il a rendu dans les bastimens de S. M. pendant l'année dernière 1684.................... 3000
5 febvrier : aux Pères ne Fontenay, Tacuanr, VissEpezou, Bonxer, Le Cowre et Gerizcon, Jésuites, sçavoir : 3ovo#t pour faire des présens dans les pays de la Ghine où ils vont, 1500 à compte des livres et autres curio-
ses eee eee
sitez qu’ils y achepleront pour le service de S. M., et 2hoof pour leur pension pendant la présente année, à
raison de 4ooë pour chacun. .............. 6900f
Au nommé Cossrer, peintre, pour son payement d’un
TS le LT UE) Pme PT NO RO TR PE DOIVENT ON ER PE
SR A AR TU er PS OS PT NES ET TT
ER OL re
PER
re DE AT EEE
tableau d’Hawmisaz Canaoue, représentant une Nativité, qu’il a livré pour le service de S. M... ...... . 2800 Aux quatre gondoliers vénitiens servans sur le canal de Versailles, par gratiffication pour l’année dernière 1684: Li MT Abu... svp + ON 12 febwrier : au s° pe Briancourr, pour les deux tableaux qu'il a livrez pour le service de S. M., l’un du Dominieux, représentant l'Histoire de Timoclée?, et l'autre carré long, du Carracge, représentant une Nativité. . . . 0e SR A did vu 11000 15 febvrier : aux propriétaires de 208 arpens 16 perches de terres labourables, prez et vignes à eux appartenant, oceupez par la faisanderie et remise que S. M. a ordonné estre faite et plantée en la présente année près VipronA AR M Re dshidne coce e à 39794 12° À ceux de 5h arpens 23 perches de terres et prez à eux appartenans, occupez par la faisanderie et remise que S. M. a ordonné estre faite et plantée en la présente année entre la ferme de Gallye et les Moulineaux, pour leur remboursement desdits terres et prez.. 16705 3° 24 febvrier : M. le duc pe Cuevreuse, pour le dédommager de 276 thoises ou environ de terre en superficie qui ont esté prises dans sa place à Versailles pour y construire les logemens des jardiniers de S. M. 1004of À Czuaune Rousse, remboursement d’une maison scituée proche léplise parroissialle de Versailles, à lui appartenante, qui a esté prise par ordre de S. M. pour construire le logement des prestres de la Mission... .
SEE NET A NA ARS ARTE
Au s° Bexorsr, pour un grand tableau du vieux PaLue, représentant la Sainte Famille et un Pélerin5.... 2200 Au s° pe LA Ravoye, pour un tablean du Poussin, représentant l’Assomption de la Vierge“. ...,.. 3300 À Braucaamp, pour le payement de deux petits tableaux du Gumwe, l'un représentant la Sante Famlle où le saint Jean baise les pieds du Christ, et l’autre la Vierge qui travaille en couture, accompagnée d’anges…. . SES OR els DEAR SRE ES khooï À divers particuliers, pour leur remboursement de 201 arpens 84 perches de terres et prez à eux apparlenans occupez par les estangs du Pré-Clos et du Trou- Sallé, par l’acqueduc de Ville-Dombes, la retenue d'Orsigni, l'acqueduc du Plessis et par la rigolle de Toussus. ee A NOR cu ARR eu eut és see: COOL
! Voyez ci-dessus, col. 589.
? Au Louvre : n° 497 de École italienne.
* Voyez ci-dessus, col. 581.
\ Idem.
5 Idem.
À d’autres particuliers, pour leur remboursement de 309 arpens 12 perches de terres occupées par 26 remises à gibier que S. M. a ordonné estre faites dans le grand parc de Versailles... ............. 4Gg4 4 9°
À d’autres particuliers, pour leur dédommagement de la perte des fruits de la récolte de l’année dernière 1684, des prez el des terres qu’ils avoient ensemencés le long de l'alignement des murs du grand parc de Versailles dans l’espace de 10 thoises de chaque costé du TR Ne NN At ne Le 6638 1°
6 mars : au s° pu Cuaunoy, pour une maison scçize à Luciennes et 31 arpens 80 perches d'héritages dépendans d’icelle, acquis au nom de S. M........ 10900
12 mars : au s° DE Forvizce, pour un grand vaze de jade d'Orient, forme antique, appartenant au baron p£ Moissac, qui a esté envoyé de Marseille pour le service PL PAPÈURE, SRE ER RAR RS UT 2000
Au s° ps La Ravoye, pour un tableau de Pauz Veronèze, représentant Moyse retiré des eaux par la fille de Pharaon, qu’il a livré pour le service de S. M.. 5500
À Jaxss, lapissier, pour huit pièces de tapisserie de basse lisse, fabrique des Gobelins, représentant partie de l’Histoire d'Alexandre, qu’il a livrées au garde-meuble de S. M., pour en faire un présent à Mangmorsezce .. . SH D DONNE HE pet seb Spa e desde Eire 11707 10°
17 mars : au Prieur de Choisy-aux-Bœufs, pour son indemnité des dixmes qu’il a droit de prendre sur les terres el prez dépendans de son prieuré enfermez dans les anciens et nouveaux murs du parc de Versailles, et ce pour Pannée 1684 : né pie nes 21534
25 mars : au s° DE Launay, orphèvre, à compte de trois bancelles d'argent qu'il a entrepris de faire pour le peourhdai9. Mia inv ni, ARS TAN 36000
À .Cousiner, orphèvre, à compte de six tabourets d'argent qu’il a entrepris de faire pour le service de S. M.
LE RNA DE RAT BE PART A RATE PACE Re 1hooot
À Menu, orphèvre, à compte de six tabourets d’argent qu'il à entrepris de faire pour le service de S. M. A nl ae RU 1hooot
A Lapoireau, à compte d’une bancelle et de quatre tabourets d'argent qu’il a entrepris de faire pour le ser- Med SM noi oisteie TRS PM 22000
Au Père Versus, Jésuite, pour remboursement de pareille somme par luy payée pour plusieurs livres, instrumens de mathématiques, pendules et autres ouvrages d’horlogerie qui ont esté fournis aux Pères Jésuites missionnaires qui vont à la Chine par ordre de S. M. 34954
Au s° GuarRiGUES, pour son payement d'un pelit tableau du Dominican, représentant une Vierge, un
la.
petit Christ, saint Jean et saint Joseph", qu'il a livré pour le service de S. M......... RU EN SAR RERCC UN
Au trésorier de Saint-Lazare, pour le dédommagement du prix principal et arrérages des héritages appartenans à la Commanderie du Roule, qui ont esté pris par ordre de S. M. depuis l’année 1669, ant pour former le jardin de la Pépinière que pour faire des remises à perdrix dans la plaine, laquelle somme doibt estre employée en fond au proffit de lad. Commanderie, et au s' Darson, Commandeur de lad. Commanderie du Roule, Gah 9° pour ses non-jouissances desd. héritages pendant quatre années finis au jour de la Saint-Martin OBS Ie
3 avril: à Marrisor, horloger, pour deux pendules, l’une formée à l'antique et l’autre faite en vaze en forme de cassolette, livrées pour le service de S. M... 2599
À la veuve German, orphèvre, pour deux boistes de pendules de deux cadrans d'argent cy-dessus, pesant are à 3 1h le mate: ; eh 224,00 S8B8h 4" 7l
Au s' Azvarez, sçavoir : A8oot pour un grand vaze
dre de A Le BV RS Lee Et def"
d’agate onix garni d'or et des agates sur le couvercle, et 716% pour une prande tasse d’agate d'Orient et un vase de jade en forme de buire qu’il a acheptez pour le service de S. M., et 3000% par gratiffication, en considération des achapts qu’il a fait par son ordre depuis deux 85164 18° 4° 8 avril : à divers particuliers de Fontainebleau, pour
aNnS....... ose 0 0 000 000 0 0 ee
leur remboursement des petits bastimens et places sçiz aud. lieu, à eux appartenans, acquis au nom de S. M. pour l’augmentation des escuries de l’hostel du Mayne..
15 avril : au nommé Héraurr, peintre, pour remboursement de pareille somme payée pour un pelit tableau du Guercuin, représentant Saint Jéréme?. 671
À luy, pour deux tableaux du Poussin, l’un représentant les Pasteurs d’Arcadie®, et l’autre la Sainte Famille’, qu'il a livrez pour le service de S. M......... 6600
A Launay et Menu, orphèvres, à compte de trois guéridons d'argent qui ont esté commencez par feu Germain, orphèvre, et qu'ils ont entrepris d'achever... . OR RE AE GERS os ER 1 PABOUON
22 avril : au s° Brawon, pour un petit tableau de l'Asane, représentant la Sainte Famille, qu'il a livré pour le service de 5, M....,.:.:4,,.4,:.,.,.2ao0û
À M. le marquis »’'Haurerive, pour deux grands la-
Voyez ci-dessus, col. 583.
* Voyez ci-dessus, col. 584.
Idem.
* Idem.
bleaux, l’un du vieux Bassin, représentant l'Arche de Noë, l’autre de Rugens, représentant une Nopce de Village ts RER SUR AE TEEN SRE 385ot
29 avril : à Ja Compagnie du Sénégal et à la veuve Borzon, pour leur payement de 21 blots de marbre blanc de Gennes qu’ils ont fourni dans les magasins du ROUE LS DE DORE PAIE .. 18068 19° 10°
Au nommé Prieur, dit Sarnr-Azrarr, pour le dédommagement de la non-jouissance de ses deux moulins qui ont chômé pendant les trois dernières années à cause de la machine de la rivière de Seyne... .:.... 7200
Au s° Lacxeiu, pour deux vazes, l’un d’agate et l’autre de cristal de roche garny de perles, qu'il a livrez pour le service de S. M.................... 850
A M. le duc ne Coasui, pour son dédommagement de la place qui luy a esté prise à Versailles pour faire la rue du costé du Grand Commun............ 92000
Aux nommez pe Vies, orphèvres, parfait payement de 264894 19° 4%, à quoy montent deux grands vazes d'argent cizelez, par eux faits pour le service de S. M. pour mettre des orangers, pesant 638" 9° /8, à AK 10° lé Haare ns JA LR MA CARE ... 12489 19° 4°
13 may: aus’ GLerx, pour remboursement du prix de deux tableaux, l’un de Vaxnic, représentant une Wierge?, et l’autre de Feris, représentant une Magdeleine®, qui ont esté acheptez pour le service de S. M. par le nommé BuancaanD, peintré............ ÉROT SAIS 7900
14 may: au s° Branson, peintre, pour un tableau du
Poussin, représentant Orphée et Euridice mordue d’un
Serpent NE ARE Le eee) Ne RUE EST 3500 A divers particuliers, pour leur remboursement de 387 arpens 58 perches de terres à eux appartenans, occupez par l’estang de Trappes. ....... 89984 17° À Hérauzr, peintre, pour un tableau du Poussin, représentant Saphira anatématisée par saint Pierre, et d'un autre du même auteur, représentant le Jugement de Salbmon MSP EAN SUR ARUAM ENTER E 10500 Au s' Danuis, pour deux vazes d'agate onix qu’il a mis au Cabinet de S. M....... LE LA HELUU 8000 Au nommé Masson, en considération de ce que, pendant dix années, il a logé les fontainiers des jardins de SEM: d'Versailies ii SRE GR ROUE: k8oott
5 Voyez ci-dessus, col. 585.
S Idem.
7 Voyez ci-dessus, col. 586.
19 Voyez ci-dessus, col. 587.
!! Idem.
nn RÉ en Sn dé Or à de sé
PR PP LE PA
ES PR Pre OI RE er
27 may: au nommé GuéLin, peintre, pour avoir rétabli le tableau de Saint Michel, de Rapnaëz... 2200 Aux nommez ps Vizzers, orphèvres, pour deux plateaux d'argent en rond qu'ils ont fait pour servir de dessus sur deux vazes d’orangers pesant 19° 4°° 56", à raison de 38 le marc, y compris le controlle et la façon, et 8H pour les ronds de bois tournez pour mettre dans les en 4... 2. 706 1° Au s° Mouxs, savoir : 2750ft pour un petit tableau du Poussin, représentant la Sainte Famille, et 165 0H pour un autre de l’Asgaxs, représentant l’Annonciation?.. look Au s° Perur, pour remboursement de pareille somme payée pour un dragon marin et un flacon, le tout de cristal de roche, garnis d’or, qu’il a acheptez pour le sepyice de PR NE ne Pueees pus a se et BOT À divers particuliers, pour leur remboursement du prix principal et non-jouissances, pendant trois années, des terres et vignes qui sont dans l’enclos de murs de la machine de la rivière. ........... 18138 15° 14 Au s° DE LA Quivrinye, par graliflication. ... 2700 Au s° Cuenx, pour son remboursement de pareille somme qu’il a fait payer à Ausbourg pour le prix des vazes acheptés par le s° Dacexcé pour le service de SR D RAA NU Lane rh: Gr ai 45t Aux prestres de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six premiers mois de l’année1685..,............. 3000 3 juin : au s° BeLucnau, pour un tableau original d’Azgane, peint sur cuivre, représentant la Sainte Famille dans un paysage. ................... 5000f 10 juin : au nommé Daxer, pour trois vazes d’agate orientale, en façon d’urne antique, garnis d’or et de Polar en DL js rares er ne aa off À Cnarzes Hérauzr, peintre, pour un tableau d’HaniB4L Caracue, représentant la Résurrectionÿ... hooott Au nommé pe Lauxay, orphèvre, parfait payement de 13150% 17° 6° pour douze girandolles d'argent à cinq branches qu’il a fait pour le Roy, et 300 par gratifficaton SN MR abaisse Doit m0 À divers particuliers, pour employer au remboursement de 171 arpens 81 perches 1/2 de terre, prez, jardins, etc., occupez par l’estang du Mesnil Saint-Denis, et autres travaux faits pour S. M........ 35580 17° 17 juin : à d’autres particuliers, propriétaires des terres, prez, bois et vignes occupez par l'avenue de
! Voyez ci-dessus, col. 587.
? Idem.
* Voy. la note de la col. 589.
Versailles à Roquancourt et autres des environs, pour leur remboursement. .....,...,.,....... 83728 2°
Au nommé Durowr, tapissier, pour deux tapis d’ouvrage de la Savonnerie, contenant 51 aunes 9/16 carrez, d1098 Paume: 3 NAN Le: Sbor6r at
A Mosix, autre tapissier, pour six pièces de tapisserie basse lisse rehaussée d’or, contenant 19 aunes 1/3 courant, sur 3 aunes de haut, faisant 58 aunes carrées, à raison de 1324 6° sNmoo ae)... 45 OA if
À pe La Croix, aulre, pareïlle somme pour une semblable: fentune.s ste, 4 dents, 0674 184"
24 juin : aux pe Viccers, frères, orphèvres, pour une contrecaisse d’argent pour mettre dans la table de SUMeS rss ...... 149att 18° 11
* pe Murar, pour remboursement de pareille
Au s somme payée à Milan pour plusieurs pièces de cristal de roche qu'il y a acheptées pour le service de S. M. 8184h
1% juillet : au s° Jamin, pour son dédommagement des
nn + e
eaux de source qu’il a proche Bougival qui ont esté prises pour le service de S. M. ............. hog7t
Au s° Pucer, sculpteur de Marseille, pour, avec 500 qui lui ont esté cy-devant payés, faire le parfait payement de 15000! pour le prix du groupe d’Andromède qu’il a fait de marbre pour le service de S. M. 14500f
À divers particuliers, remboursement de plusieurs petites maisons et granges à eux appartenans qu’il convient abatre pour le passage du canal qui conduit la rivière d’Eure dans celuy de Gallardon....... 1239h
Au s° Monisse, pour deux grands vazes en forme de galères de cristal garnys d’or émaillé, d’un vaze d’héliotrope garny d’or émaillé de blanc, et d’une tasse d’onix garnye de vermeil, qu'il a livrez pour le service de S. M.
DO RSR POELE NE ES RE A fe
8 juillet : au s° DE La Garousre, pour un miroir ardent qu’il a livré dans l'Observatoire pour le service
dou DR et ent 15 juillet : au nommé Pucer fils, sculpteur, par
oratiffication, en considération du voyage qu'il a fail ô ; yag pour conduire la figure d’Andromède de Marseille à Ver-
salles tracer A OR ÉCRIN RE A . 1100
23 juillet : à M. le duc ne Venposue, pair de France, par graliffication, en considération de l’achapt que S. M. a fait de l’hostel de Vendosme fesant partie des 366000 contenues en l'ordonnance de fonds cy devant expédiée. . 66000
27 juillet : au s° Bensan Bauin, pour un tableau du
..... ns nn ns sos se
Moze, représentant Erminie qui panse les blessures de
Tancrède après le combat d’Argante!, qu'il a livré p pour 1 Saideide SM arte Le 11100
12 aoust : à luy, pour trois tableaux, l'un du Dowmini- Ÿ CAIN, représentant Renaut dans le sein d’Armide, etet les deux autres de l’Azgane, l’un représentant l’Annonciatition?, et l’autre le Nok me tangere, qu'il a livrez pour le e service: dés SAM eau SANS D à ONU eee De 5axw2oott
19 aoust : au nommé DE Lauxay, orphèvre, pour, avec 3600 qu'il a ey-devant reçeus, faire la sommame de h8ooo, à compte de trois bancelles d'argent qu'il il fait pour la gallerie du chasteau de Versailles..... 1201000!
Au nommé Lanorreau, orphèvre, à compte d’une E bancelle et de quatre tabourets d'argent qu'il fait powur le Se ricoida oriMe Li eo ete LR nr ets 1 80x00 of
Au nommé Mer, orphèvre, à compte de six talabourets d'argent qu'il fait pour la gallerie du chasteauu de
Véraanlles: 5 ne rs SR AS Ne 100000 Au nommé Cousiner, autre, à compte de six labowurets d'argent pour lad. gallerie. ............... 100000!
26 aoust : à la veuve du s° Foruonr, pour treize ororangers qu’elle a fournys pour l’orangerie du chasteauu de Vénsaiiless rap AN NN R AR Are 522001
3 septembre : aux nommez Janss et Le Fervre,:, tapissiers des Gobelins, pour sept tentures de tapisssserie représentant les Mois de l’année, les Élémens et quelolques fables des Métamorphoses, qui ont esté mises au garardemeuble ide to 0e NRA ie vie 537qoot
Au s° Czerx, pour remboursement de pareille sommme qu'il a fait payer par son correspondant pour un \ vaze de jaspe orientale qui a esté remis au Cabinet de S.5. M. 10050
9 octobre : à M°* la duchesse ne La FerTÉ, pour vivingt orangers qui ont esté pris pour le service de S. ! M.. als Re DE NT A RON
1 4 octobre : aux nommez Merzin, pe Launary et la vereuve Germain, orphèvres, parfait payement de 49297 7 7° 6° à quoy montent trois grands guéridons d’argent pesesant 1263" 5%, à 314 10° le marc, y compris le controrolle, et 10000 pour la façgon............. 11997 77° 6°
1 4 octobre : au s’ Sanson, receveur des consignatitions du Parlement de Paris, par forme de consignatition, 2929274 3° 10%, pour avec la somme de 7o72h 16%5° »°, qui a esté cy-devant payée au s° Rouinpe par le s° G&uiz- LauME Craumoner, auquel lad. somme sera par led. s° F Ma- NEssier , trésorier desd. Bastimens, remboursée en vevertu de la présente, faire le parfait payement de 300000 ppour
! Voyez ci-dessus, col. 593.
* Idem.
la moitié du prix de l’hostel de Vendosme, qui a esté achepté pour le service de S. M. par contract passé par devant Carrzer et Garros, notaires au Chastelet de Paris, le 4 juillet dernier, à la délivrance de laquelle somme de 2929274 3° 10° led. s' Mawessier formera opposition entre les mains dud. receveur des consignations jusqu’à ce que le décret dud. hostel de Vendosme ait esté scellé et délivré sans oppositions subsistantes, suivant l’ordonnance de fond expédiée, ci-devant enregistrée, de 3660001, dont il y a eu 6600 payez par graliffication à M. le duc ne Venposue. . .... 300000
22 octobre : au s° pe Murar, pour son payement et remboursement de pareille somme qu’il a payée pour cinq vazes d’agatte qu’il a acheptez à Milan pour le ser- Wide Dit AS MN NAN INT NS RS ere 3139
Aux nommez Janss et Le Fepvre, tapissiers des Gobelins, 51534 6° 6° pour, avec 53700 qu'ils ont cy devant reçeus, faire le supplément de parfait payement de 588534 6° 6° pour le prix de sept tentures de tapisserie représentans les Mois de l’année, les Élémens et quelques Fables des Métamorphoses, qui ont esté mis dans le garde-meuble de S. M.......... 51534 6° 6°
Au nommé Héravzr, peintre, pour un tableau du Moze représentant Saint Bruno, livré pour le service de
LR! ARNO PAPAS AT PAPA TER APRES 66of Au s° Poncer, pour un tableau du Moses représentant Erminie en bergère ..... A Bi tie RUN à» 800tt
Au s° Le Monir, pour divers oyseaux et animaux qu'il a acheptez en Levant et a menez à la Ménagerie de Versailles. . . .., ST sut sk agogit 40°
Au nommé pe Launay, orphèvre, 2400 pour, avec h8ooï qu’il a cy-devant reçeus, faire 72000 à compte de trois bancelles d'argent qu’il fait pour le service de 24000
14 octobre : au s' Borzacui, ingénieur romain, 15004 en déduction de 6oott que S. M. luy a accordez par ratification... 2.442 ia dau Et ui 1500
10 novembre : aux Pères de la congrégation de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six derniers mois 1685... 30001
11 novembre : à divers particuliers, pour leur dédommagement des lerres à eux appartenantes, occupées par les travaux de la rivière d’Eure dans l’attelier de Lou-
miers hdi su A LT SE UE NT ER OR 39001 À d’autres, pour leur remboursement dans l’attelier d'ény. ui, 4 ne us bas ... 29248# 18° 8°
* Voyez ci-dessus, col. 596.
* Idem.
18 novembre : au s° CLerx, au lieu du s° Dazsnté, au nom duquel il a esté expédié une ordonnance de fonds le 25 aoust dernier, 6ooof pour son remboursement de pareille somme qu’il a payée pour un grand vaze d’agathe onix garny d’or qu'il a achepté, pour le service de S. M., de M. le baron ne Scnonsonw, héritier de feu M. l'Électeur de Mayence. ....... .... 6oooï
26 novembre : à divers particuliers, pour leur remboursement des maisons et jardins à eux appartenans, sçiz à Satory et enfermez dans l'augmentation du petit parce de Versailles. ......,.............. h1197
À d’autres, pour leur remboursement des maisons et jardins à eux appartenans, sçiz à Choisy-aux-Bœufs el enfermez dans le pare.........,....... 33170
a décembre : à Lapoireau, orphèvre, à compte d’une bancelle et de quatre tabourels d'argent qu’il a entrepris. ..ssss esse sers eseseeree 10000
6 décembre : à divers particuliers, pour les maisons et héritages à eux appartenans qui ont esté démolis et pris dans les passages des canaux et fossez de décharge, et autres ouvrages faits sur les ruisseaux de Gallardon et d'Espernon pour faire transporter les matéreaux qui seront employez à la construction du grand acqueduc qui doit amener les eaux de la rivière d’'Eure à Versaules NE PERS STE are 6e SOON
16 décembre : au nommé Gesuin, peintre, pour avoir racommodé un tableau de RapxaëL représentant Sainte Marguerite... aires lui 1100h
19 décembre : aux s'° »’Arpoueny et Vagoy, receveurs généraux de l’archevesché de Paris, pour leur payement des droits de lots et ventes de l’hostel de Vendosme et ses dépendances , acquis au nom de S.M..... 25000
Au nommé Daxer, pour deux grands vazes d’agate onix garnis de rubis et d’or travaillé en relief, deux vazes de cristal de roche, une coupe d’agate orientale garnie d’or avec son couvercle et un vaze d’agate d’Allemagne en forme de coquille, qu'il a livrez pour le ser-
vité dé SM) en ie A STIRURNET Farue 23 décembre : au s° Bosc, pour une statue antique de marbre représentant Vénus... ........... 8300f
23 décembre : à luy, pour un vaze d’agate onix, garni d’or, diamans et rubis, qu'il a livré pour le service de SM. sos sous à 1 0e
Somme de ce chapitre. 1593177 15° 10°
MAÇONNERIE
14 janvier-23 décembre : à Simox, entrepreneur,
sur ses ouvrages de maçonnerie à l’acqueduc de Bucq MD). : seu ie dre den sise. és 179bagt
1hi janvier-23 décembre : à Guipox, entrepreneur, sur Ses ouvrages de maçonnerie à l’aqueduc du Trou- Salé (ab ph. eus ni na 3 ia 220088
À luy, sur ses ouvrages à l’acqueduc de la Geurinière en ntee ie d aa dure su er. 2090811
1h janvier -1°* avril : à La Bronze, entrepreneur, sur
ses œuvrages de maçonnerie à l’acqueduc de Villiers
DD nie dmeuaxe Se UN QU PAPAS NAME À 76 LU 15 avril-19 aoust : à luy et Domimique, sur les mesnnes ouvrages (10 p.)........... ses tu O9
2 septembre-11 novembre : à Dominique, sur les mesnmes ouvrages (6 p.)..... Fais Did ae dE DOMON
11 janvier-13 may: à Jean Corizzon, à compte de la pierre qu’il doit livrer sur la chaussée de l’estang d’Orsigny/, pour en faire le reversement (7 p.)...... 6181
L 1mars-3 juin : à Girauzr, entrepreneur, pour le parfait payement de 1691 4° 7°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par luy faits au pavillon des soupapes de Saclay (3:ps....,....4242. [rat 46
18 mars-14 octobre : à Bricarp, entrepreneur, à compte des ouvrages de revestement des chaussées et aquecducs de Saclay (16 p.)............,.. 299359
28 octobre-9 décembre : à luy, sur la maçonnerie de la chausssée d’Orsigny et acqueducs du Plessis (3 p.). 786ofi
Somme de ce chapitre... 30o5o7aë 4° 5°
TRANSPORTS DE TERRES
4 Ifebvrier -14 octobre : à Louis François, terrassier, sur les transports de terre qu'il fait sur les chaussées des estamgs de Saclay et du Trou-Sallé (13 p.)... 13085t
1/h-28 octobre : à luÿ, pour la chaussée de l’estang de, Vhlatoy-Cap.}. ses ss at den cd mar OO
20 avril-30 septembre : à luy et Jaquarr, sur leurs transports de terre de l’estang de Saclay et du Trou- Sallés (21 ph. «..... PARENT TE “SR nait CON
1 li janvier -14 octobre : à Amor, terrassier, sur les rigolless qu’il a entrepris ez environs de Villiers et de Corbevillle (19 p.)..... dE ei s... 10350
28 octobre-23 décembre : à luy, sur les rigolles de Ja chaussée d’Orsigny et autres endroits (5 p.).. 4o3oît
1h janvier-s34 juin :
payement de 2784 13° 8°, à quoy montent les transporiss de terre qu’il a fait tant à la chaussée de l’estang du P?ré-Clos qu’à celui de Saclay (11 p.). 2128h 13° 8°
1lh janvier-18 mars : à Duran», terrassier, à compte
à Turéry, terrassier, parfait
des ttransports de terres qu'il a entrepris pour couvrir
l'aqueduc d'Orsigny (5 p.)................. 67ot
1% avril-23 décembre : à luy, sur le rehaussemenit de la chaussée de Villers (18 p.).............. 36778# 14 janvier-15 avril : à La Rivière, terrassier, parfait payement de 2192, à quoy montent les transports de terre par luy faits pour le rehaussement de la chausssée dE NIMES RE LRO EMENAU SELS 118# 14 janvier-23 décembre : à Lorsrron, sur les træansports de terre qu’il a entrepris pour le grand aqueduc der Dot DS DIN LE LR MIRE SE, Li 6250 24 juin-23 décembre : au nommé Perrier, sur ses ouvrages de maçonnerie de la chaussée de l’estang; de VUATEY (LS D) A LASER EUR ES RARE 184150
Somme de ce chapitre... 121689h 13° 8°
18 febvrier-1*" avril : à la veuve CaquecarD, à compte du pavé que feu son mari a fait pour le passage des: rigolles des environs de Corbeville et de Villiers (3 p..).. ARR OR PR AV ARR MERE gioott
14 janvier : à Perrier, charpenlier, à compte de: ses ouvrages de charpenterie du pavillon des soupapes: de l'estanp de Say in NAS Re 1:5ot
18 febvrier : à Louis Cnocar», serrurier, parfait paayement de 5698 12°, à quoy montent les fers et vis qu'il a livrez pour les équipages des soupapes des eslangs de Saclay, Villiers, Orsigny, le Trou-Sallé et le Pré-Cilos, prés Versailles. Me Riu en 1628 19°
27 may : à luy, à compte de la serrurerie pour les soupapes des estangs et pavillon de Saclay... ... 2: lot
11 febvrier : à Lespine, terrassier, pour 33 jourmées qu'il a employé à faire escouler les eaux du vieil esllang de Saclay, nettoyer les soupapes dud. estang, boucher une brèche à la rigolle de Palaiseau près les apenliss, et pour avoir épuisé les eaux en posant les soupapes de 235 9° 25 febvrier : à Jean Broougr, pour avoir mis en lloisé
l'estang d’Orsigny, à raison de 14° par jour... .
Lo toises de moïlon sur la chaussée de l’estang d’Ojrsigay pour en faire le revestement, à 10° la thoise.. ‘20h 17 juin : à Viccepaize, voiturier, pour avoir voiituré au pavillon de Saclay la menuiserie et serrurerie qui a eslé faite pour led. pavillon... .............. . 10h 8 juillet : à Goparr, vitrier, pour les vitres faites: aux portes et croisées du pavillon de Saclay... ... 341 10° À Cuarzs Le Lour, peintre, pour les grosses peeintures faites aux portes et volets dud. pavillon..... 191
h mars : aux ouvriers qui ont travaillé à tirer: les hommes qui ont esté enterrez dans un puits au-dessus du grand aqueduc de Buc.............. 1039h1 13°
18 mars : à divers particuliers, pour leur payement
des ouvrages qu’ils ont fait pour idem et autres menüces dépenses te LEA Pa OR LS Rte 1194 4°
Somme de ce chapitre... ... .. a7a3f 1°
ÉTANGS DE TRAPPES, SACLAY, ETC
MAÇONNERIE
7 janvier-8 juillet : à Aucusrix Moxxamp, entrepreneur, à comple des matéraux qu’il met en provision pour la maçonnerie de l’aqueduc de lestang de Trapes à Satoty CUB pi) RENE RE EUX 556151 10°
22 juillet-30 aoust : au nommé Pixar», associé dud. Monanp , décédé, sur les matéreaux cy-dessus (6 p.)... SR LEE nord à hat ed OS LE D Ta tt
30 aousl : à luy, à compte de la maçonnerie qu'il fait pour la construction des deux ponts sur les rigolles et soupapes de l’estang du bois d’Arcy........... 800f
14 octobre : à luy, sur le remblay de terre sur led. aqueduc....... Apres FU TA AL LS . 1850h
28 octobre-11 novembre : à luy, sur la maçonnerie pour des galets sur l’aqueduc de l’estang de Trapes à DOI in De M CR Rte NUMERO Es 3000
7 janvier-4 febvrier : à Larcècue, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie pour l’acqueduc de la Boissière (5/p.):1..:..,. Side 2920h
7 janvier-30 septembre : à Louis Bezrau, dit La Pexsée, entrepreneur, sur la maçonnerie qu'il fait pour l’acqueduc de la Villedieu (24 p.)....... ... 22720
29 avril-g décembre :
l’acqueduc pour la communication des deux estangs de
Dribpes (AY her neue +1: 87000
7 janvier- 30 septembre : à François Caron, sur la
à luy, sur la maçonnerie de
maçonnerie qu'il fait pour l’acqueduc de Ja Verrière (ah pentes teen RAT AT E 266961 28 octobre-9 décembre : à luy, sur la maçonnerie pour les vanes de la sortie de l’acqueduc de la Boissière Cape dus ee 2h SNA dis aie 15798 13 may-14 octobre : à luy, sur la maçonnerie qu'il fait pour la construction des ponts sur les rigolles des plaines de Trappes et autres (19 p.)......... 6700f 2 septembre-11 novembre : à Berceron, à comple de la maçonnerie qu’il fait aux pavillons des gardes-rigolles RD RSR APS PSE TS VS HR Ie UNS EN 2700 11 novembre : à Binor, maçon, pour ouvrages de maçonnerie qu'il a fait pour le rétablissement des routes de l'acqueduc de la Boissière............. 2924 16° 4° 19 aoust-16 décembre : à La Freur, entrepreneur,
CPR PEINE CO EEE RE RP
ANNÉE 1685. — ÉTANGS DE TRAPPES, SACLAY, ETC
pour son parfait payement des ouvrages de maçonnerie à
l’estang du Mesnil (7 p.)......:.... . 314711" 9"
Somme de ce chapitre... 1760goft 18° 1°
PAVÉ, FOUILLES ET TRANSPORTS DE TERRES
7 janvier - 23 décembre : au nommé Vazzée, à compte du pavé qu'il fait aux rigolles et acquedues des environs de: Versailles (hip. his r in Lui 1e Lt2800N
18 febvrier-23 décembre : à luy, sur le pavé des rigolles le long de l’estang de Trappes (13 p.)... 7200
k mars-29 juillet : à luy, parfait payement des transports et fouilles de terre aux chaussées des marnières, à la queue de l’estang de Trappes (13 p.). 101344 18° 4%
19 aoust-23 décembre : à luy, sur le pavé des glacis des rpotles CG pile in Sie Ris RELR 3300
28 octobre-23 décembre : à luy, sur le parfait remblay de l’acqueduc de lestang de Trappes à Satory (ph an nsatine CE PE ER REP Lpe ANT 2000
25 novembre-9 décembre : à luy, sur les terrasses au mesme lieu (2 p.)...... MES Ua . 1100#
h-11 febvrier : à la veuve Caouezard, paveur, à compte du pavé qu’elle fait faire sur le glacis des rigolles de la plaine de Trappes (2 p.).......... 1108
h mars : à elle, parfait payement de 5184, à quoy montent les ouvrages de pavé faits par son deffunt mari et par elle sur les rigolles de Maurepas et de Monti- SUR HD DDR nee ch 0 ie San NAN D TaO ON
7 janvier : à la veuve Vacnarp, pour la fouille d’un puits derrière la chaussée du Mesnil, pour sonder s’il s'y:trouveroil de Peau. 4 ea LE Ho au
h febvrier-18 mars : à Curisrorus Ocign, lerrassier, à compte de la fouille et transport de lerre qu'il fait pour la construction des rigolles de la plaine de Trappes, le Mesnil, Eslancourt et Maurepas (3 p.)..... k5oott
1% avril-11 novembre : à CLermonwr, terrassier, pour led. Ocier, sur les ouvrages cy-dessus (17 p.). 193504
11 febvrier-23 décembre : à René Jencresre, terrassier, à compte du remblay qu'il fait sur l’acqueduc de boissère-(a4 Dhs ai iua ie ... 86771 8°
19 aoust-1h4 octobre : à luy, sur le remblay de lacqueduc de la Villedieu (4 p.).......,....... n5ot
h mars-3 juin : à HéuE Gourrier, parfait payement des fouilles et transport de terres pour décharger les talus de la rigolle de décharge de l’acqueduc de la Boissièrét( pe). sis ur. dti ao ne ses 068
2h juin : à luy, pour le déblay des terres provenant de l’acqueduc de la fontaine, pour achever la largeur des 20 toises hors le pare du costé de Puisalou... 354 15°
À luy, pour idem en dedans et en dehors dud. parc dues content, une 4 1008 15° 9° 18 mars-1°* avril : à Georces Bouvizee, dit L'ÉVEILLÉ, à comple des réparations qu'il fait aux rigolles de la gapondé dé Moine fe pales ci 200. at 4 hoott 19 juin-14 octobre : à luy, sur le remblay qu'il fait sur l’acqueduc de la Verrière (7 p.)......... 1900 28 janvier-15 febvrier : à luy, parfait payement de 1784 8° 9°, à quoy montent les {ransports de terres qu’il a fait pour les réparations des rigolles des bois de Arabes CT EN D RE re hqh 8° 9% 25 febvrier : à luy, à compte du transport des terres qu'il fait pour les réparations de la rigolle de Magny, pren Versailles Lutte ue HADET AL 200 15 avril : à Casseuin, terrassier, payement de 75 thoises cubes de terres qu’il a remuées et régallées pour décharger les tallus du grand fossé de Maurepas, à 20° la CENT REINE ENS ELA LS AMI CPL 5 aoust : à ABRAHAM SurBvep, terrassier, payement du remblay qu'il a achevé, du revestement de la rigolle d’'Eslancourt et pour avoir nettoyé une partie de lad. 0) NRA MA RENNES SA ASSET MER RNRA PAT AE 118 10° 19 aoust-11 novembre : à luy, parfait payement des ouvrages de terrasses de l’acqueduc du bois d’Arcy (4 PRES PES ARR RARE APT 7284 7° 6° 28 octobre-11 novembre : à luy, sur ses ouvrages pour fortiflier la rigolle de Maurepas (2 p.)..... 200 25 novembre-23 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux rigolles le long de l’acqueduc de la Verrière ÉD ss Man PET h5ot 9 décembre : au nommé La Barre, terrassier, pour la terre et conroy fait à un trou de marnière qui s’est trouvé dans la rigolle de décharge de l’aqueduc de la Boissière, et pour achever le travail commencé autour des vannes de la sorlie dud. acqueduc. . . ... 230tt 15° 10 juin-5 aoust : à Laurexs Cuewir, terrassier, parfait payement des fouilles de terres pour l'élargissement du fossé de Maurepas (4 p.)............ 6064 6° 6° 8 juillet-23 décembre : à pu Mur, sur la fouille et transport de terre qu'il fait pour une rigolle prez le moulin de Guiancourt (13 p:)............ ...:. 2525 27 may-21 octobre : à Gasparo Houpry, parfait payement des ouvrages de pavé par luy faits dans l’acqueduc de la Boisgnétiopii ossi din ass 1980 29 avril-16 séptembre : à Gronces Bouvise, dit L'Éverzsé, parfait payement de 16574 17° 6°, à quoy montent les réparations des rigolles des bois de Trappes, des friches de Montigny et la garenne de-Voisin (RAR IS AU. à: ta à 1 10BmT A 6°
IMPRIMERIE NATIONALE
19 aoust : à pu Mu, pour le pavé qu'il a fait dans deux chemins de la rigolle de Guiancœurt, à 83 Ja A AN AE DEA PS DR NP PTT RTL SE PE WU
9 décembre : à Roussix, pour son payement de 108 Loises courantes de pavé qu’il a fait dians l’acqueduc
de da Nennidhées EN sut AT Re Men E 21 61
Somme de ce chapitre... .. 663778h 1° 9°
MENUISERIE
1h janvier : à Lours Cugvauten, menuissier, pour ouvrages de menuiserie fails pour le regard de l'estang de Sa Ont Rhin Dee one Dirshiabiégl DO 18 mars : à luy, pour ses ouvrages à l’esslang du Mes- HaBhinl- Denise: su uit co BA La" 27 may : à luy, pour ses ouvrages aiux eslangs de Trappesiét d'Âeynis, ne 4b ein bien bia le nie 7 00 30 septembre : à luy, à compte de la menuiserie pour
les pavillons des gardes-rigolles de la plaime de Trappes. 300!
se derni s08 0
serons eee ss ee peus
Somme de ce chapitre... ..... 1859 10°
SERRURERIE
22 juillet-25 novembre : à Jsan Le Row, à compte de ses ouvrages de serrurerie aux pavillons des étangs du Menil et de Trappes (4 p.)...........….... 1050
CHARPENTERIE
22 juillet-5 septembre : à Sésasrigx Eisuoy, charpentier, à compte de ses ouvrages aux eslangs du Menil et de Dane pue ee das ue vu ve 00 25 novembre : à luy, sur idem aux pavillons des Soudan Liane te RH an due de CAOON
Somme de ce chapitre... ....... 105ot
COUVERTURE
30 septembre : à Esrienne Yvon, couvrreur, à comple
de la couverture des pavillons des garde-rrigolles. 10001
GROSSE PEINTURE
9 décembre : à Cuanes Le Lour, sur Îla grosse peinture des pavillons des gardes-rigolles de la plaine de Trappes 08 LC a at sanersn Foot
CIMENT
9-23 décembre : à Nicocas Le Joncuur, sur le ciment de l’aqueduc de la Verrière (2 p.). ....: 4ooof
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
7 janvier-14 octobre : au s° DE SAUNTE-CATHERINE,
| pour son remboursement de pareille somme payée pour menues dépenses faites sur les travaux de lestang de Trappes (4 p.).............4...%e..,.%8998 n°
1} janvier-27 may : à Aucrer, terrassier, pour remboursement de la dépense faite à charier de l’eau pour faire le conroy de l’estang du Mesnil, et à ceux qui ont rompu les batardeaux de neige et de glace dans les ri- | golles de Montigny et de Trappes (3 p.).... 1191# 19°
L mars : à Guérar, marchand de bois, pour le loyer de 4o baraques à luy appartenantes sur les puits des aqueducs de la Villedieu et de la Verrière pendant l'année 4684: ra Mate Re at GE Si: «5 boit
18 mars : à Unsin-Jean Le Roy, serrurier, pour avoir ferré deux vannes pour lestang du Mesnil-Saint-Denis.
27 may: à luy, pour la ferrure de deux vannes à l’estang de Trappes et deux autres à Vestang d’Arsy. 3971
29 avril-8 juillet : à Girrarr, pour la paille qu'il a foarnie aux détachemens des régimens de Sazis el de |: Gréper, à 26 10° le cent. .....,..:: 2,1. o5tt40" 27 may-29 juillet : à pe Carrière, chauffournier, | pour 1/0 futailles de chaux qu’il a livré pour le pavé de | l’aqueduc de la Boissière, à raison de 6% Ja futaille DD ie e bte ue RP AE NE CHOH
8 juillet : à Asnanaw Surscen, lerrassier, pour le gazonnage au dessus de la maçonnerie'du revestement de la chaussée de l'estang du Mesnil ......... 2554 10h 30 septembre : au s° pe Tac, pour 29 futailles de chaux qu’il a livrez pour le reslablissement de la chausséerde l’estans du Menil, 44, 00h de, à 274
30 seplembre-g décembre : à Cowr4ewgN, chauf: fournier, pour 53 futailles 1/2 plus 4 muids 1/2 de | chaux livrez pour le restablissement de la chaussée du |. Menil (sp). 0484 ie une 488
28 octobre : à Louis Monierre, pour une pompe qu'il a livrée pour servir à Lirer les eaux de l’acqueduc de la Boigélôre, cer ant eue dosidenel de mgmase UTON
À Jacques Gauzierz, terrassier, pour avoir comblé une
rigolle qui avoit eslé faite le long de la chaussée de l’es-
j if taag de, Tadpes. se is sente idees das ccege 9 8
À La Barre, pour les fouilles de terre et conroy qu’il
a fait au passage de la rivière sur l’aqueduc de la fontaine
et alanfgis in cms msi din 22 24 A0f 20"
11 novembre : à VazLée, terrassier, pour les fouilles de terre et conroy pour poser deux soupapes à la queue du bois d’Arcy et autres ouvrages.. ........ g3att 14°
25 novembre : à Guyarr, pour son payement de 5 muids 1 septier 1/2 de cyment pour employer à la ma-
çonnerie pour le passage des eaux sur l’acqueduc de la fontayne et autres endroïts.................. 143 g décembre: à Dusorrier, chauffournier, pour 2 muids 1/2 de chaux qu'il a livrez por employer au nouveau pavé fait dans l’acqueduc de la Verrière, à 364 Îe F8 LU PRRUR E M DRE D NP AU LA 2 CII Q décembre : à Cuiquer, pour un muiïd 1/2 de chaux, POUT 1m, 4h DR eh die à à LÉ ad debs come: UD À Davow, pour 2 muids 5/6 de chaux, idem.. 109 À Porniwr, maçon, pour la démolition du pavé et le déblay qu’il a fait dans led, acqueduc ........,. goût À Binor, pour démolition et déblay, idem. . 339 10° À Gagnez Haupesour, taillandier, pour une querie (sic) pour lever les vannes de l’estang de Trappes et trois vis de soupapes employées, sçavoir : deux à la queue de l’estang du bois d’Arcy, et une au retour de celuy de Trappes ER Re Re Rene tn 23 décembre : à Carow, terrassier, pour le nelloyement d’un bastardeau qui estoit devant les soupapes de
À MANN CURE 2 CRC NT UE O ON
estang de Trappes......
Somme de ce chapitre. ........ 7h1ott
ROLLES D'OUVRIERS À JOURNÉES
11 febvrier-11 novembre : aux ouvriers et gens de journée qui ont travaillé à charger et voiturer des maféreaux sous la conduite des nommez Rose et La FLècue, pour l’acqueduc de la Boissière (12 p.)....
den ee RS ON ANT RO 0 OO,
19 aoust : à ceux qui ont {ravaillé au restablissement du revestement de la chaussée du Ménil..... 117417
16-30 septembre : à ceux qui ont travaillé au rempièlement de la chaussée du Ménil-Saint-Denis (2 p.)..
dns RSS DATE a a Tee CE an une 0 AIT LE
14 octobre : à ceux qui ont travaillé à faire des chemins sur l’acqueduc du bois d’Arcy......... 61 19°
9 décembre : à ceux du nouveau pavé de Pacquedue . 2654 19° 6°
Somme de ce chapitre...... 17245 ro
de la Verrière. NRA DEA
CHEVAUX DE TRAICT
3 juin : à François Eswonix, Jean Orry et François DE LA VAUzELLE, capitaines de charoy, pour la solde, pendant six mois commencez le 20 avril et qui finiront le 20 octobre prochain, de 300 chevaux de traict qu'ils sont obligez de fournir pour charrier les matéreaux des ouvrages ordonnez par S. M. pour ses bastimens de Versailles et des environs, à 17° par jour pour chacun cheval, conformément au Re fait avec lesd. entrepreneurs
lefsfabvyrier 2688... 4444400 ut: fa
FOUILLES DE TERRES
11 juin 1685-3 febvrier 1686 : à Mavureu Perrr, terrassier, sur les fouilles de terre de la rivière d’Eure nil le li de Maintenon rats moulin de Bourcé
20 May 1685-13 janvier 1686 : à Nicoras Verne- NEUIL, ferrassier, à compte des ouvrages de terre qu’il fait de partie du ruisseau de Gallardon, entre Gallardon et Hermonwille (15 p.).. +2. 73200N
29 may 1685 -3 febvrier 1686 : à Pierre et Dowr- NiQuE Dosy, terrassiers, sur leurs ouvrages sur l’excavation de la rivière d'Eure entre Houx et Maintenon
5 aoust-26 novembre : à Prerre is Lin les mesmes Caron EG) es Lili she, 27750
29 may 1685 - 6 janvier 1686 : à Cnanres Tréuoc, sur ses ouvrages de terrasse de partie du ruisseau de Gallardon , entre Gallardon et Hermenonville (18 p.)...
RSS cond Be RÉGNER Se US ; .... b65oott 5 jun-13 novembre : à Nicozas Féron et Courrvasser, à compte de deux canaux qu’ils font dans la prairie parallèle à l’acqueduc de Maintenon (7 p.).…. 5Boot
25 juin-8 juillet : à Wish Féron et Nicocas Cour-
rois, terrassiers, à comple idem (2 p.)........
ns.
27650oî
CRC
solennel oies à 0e 0 0 0 à 0 2.0 ss 0
hoooft
9 aoust-3 febvrier : à Nicoras Férow, sur les terres des rivières qui traversent la prairie de Maintenon (4 p.).. Ms. dus alu à 3090
29 may 1685 3 febvrier 1686 : : à Enue Jacquemanr», terrassier, sur ses ouvrages de l’excavation du ruisseau d'Épernon (19 p.).. rein itinsty Heobot
25 juin 1685-16 Hier 1686 : au nommé Var, terrassier, à compte des fouilles de terre qu'il fait de partie de la rivière d’Eure, depuis le ruisseau d'Épernon jusqu'à Coulon (13 p.).................. 34300t
Somme de ce chapitre........ 43665ott
MAÇONNERIE
2 septembre-3 febvrier : à Pierre Le Maisrre, entrepreneur, à compte de la maçonnerie qu’il a entrepris de faire au grand aqueduc (12 p.)........... 2602194 19 aoust-15 octobre : à Jean Basriëx, parfait payement des réparations de maçonnerie qu’il a fait au grand pont de Maintenon (3 p.).
SAN NE Lio 1 10 juin-9 décembre : à Marin Guicuor, entrepre-
neur, sur la maçonnerie des écluses de la rivière d’Eure LMP DEL... sui. OST I TABER
5-19 aoust : à Prerre DE Porte, à compte de la main d'œuvre de maçonnerie qu'il a fait à trois fours à chaux LD Lunel, RSA Ne Ro
8 juillet-18 septembre : à Gagnez Leuame, parfait payement de la main d’œuvre de la maçonnerie de trois fours À dhamk. : 12.44 40 41.100 ID neBntt a Sue
18 mars-15 juillet : au s° Micuec Bouraie, entrepreneur, parfait payement de ses ouvrages de maçonnerie tant à l'aqueduc de Saint-Arnoul qu’à l’écluse de Pontguoin (3 p.).:................ 26581 16° 4°
28 avril-12 aoust : à luy, parfait payement des aqueducs par luy faits sous les chaussées de Bailleau, Severmont el Briconville pour le passage des eaues de pluye ‘par dessous la rivière d'Eure (3 p.)....... 4758 15°
26 aoust-9 décembre : à luy, parfait payement de la maçonnerie au pont el cimetière de Fontainc-Laguion (DRE NUE SDS. AR a Maboter
30 septembre : à luy, pour pont de maçonnerie qu'il a fait sur le nouveau lict de la rivière, sur le chemin de Courville au Mayne et autres endroits... 12514 3° 4°
11 novembre : à luy, sur la maçonnerie du pont du Brosseron. . . 6ootl
CCC CC
17 décembre 1685-27 janvier 1686 : à luy, à compte des provisions de matéreaux qu'il fait pour les ponts qu’il a entrepris sur lad. rivière (2 p.)........... 17008
Somme de ce chapitre... .. 494939 13°
ACHAPTS ET NOURITURE DE CHEVAUX ET D'HARNOIS
6 may: aux nommez Dons et Girard, marchands de chevaux, pour neuf chevaux qu'ils ont vendus et pour leur dépense depuis Paris jusqu’à Maintenon. .. 2351
13 may : à Dons et Vazcon, pour plusieurs chevaux qu'ils ont vendus pour employer aux travaux de la ri- 145oatt 3° 6 may : aux nommez Gervais, Bezuier, et autres
DT à AN AT UE PE LEE AA PE A AE PR
boureliers, pour les harnais qu’ils ont livrez pour lesd. CREME LL se SR INA PER 13 may: aux nommez [samserG, Marineau, et autres boureliers, pour les harnais et équipages qu'ils ont fourni pour les chevaux employez............ 261f 11 juin : à plusieurs particuliers pour les chevaux qu'ils ont vendus pour les travaux de lad. rivière. 1790 11 juin-8 juillet : à ceux qui ont fourni de l’avoine,
du foin et de la paille dans le magasin (2 p.). 4394 7°
Somme de ce chapitre... ... 23765 10°
Mauenon: apr e Rn
CHARPENTERIE
2h juin : au nommé Prouvais, charpentier, à compte des façons de bois de charpente qu’il fait pour la rivière 10 juin 1685-3 febvrier 1686 : à La Fonraine, dit La Rivière, sur ses ouvrages de charpenterie des écluses
RUE Nc RUN ES TS
sos ess se
de led; mivière (0 piles this its das 2.800
5 aoust-23 décembre : au nommé Prcuar», charpenlier, parfait payement de 3098 9°, à quoy montent ses ouvrages de charpenterie au grand pont de Mainte- UE US POS OR RS CEE PAR DNS CENT à LAURE à
23 avril-6 may : à La Poure et Auserr, charpentiers, à compte des bois qu'ils ont livrez pour la machine de 2300h
Somme de ce chapitre... .... 86108 9°
PAŸÉ.
23 décembre 1685 -16 janvier 1686 : à Ouivier, entrepreneur de pavé, à compte de ses ouvrages aux ponts d'Épernon , Hanches, Saint-Martin et Villiers, sur le ruisseau d'Épernon (2 Did nie: en4»s dOQDON
ACHAPTS DE BOIS.
6 may:aux nommez Porrevin, Le Bzaxc et autres marchands de bois, pour les ormes, chesnes et autres bois qu'ils ont 'hnren: ee Ne Oeil La?
13 may: aux nommez Dusois, Orivier et autres marchands, pour leur payement des bois qu'ils ont DORE De eh te ie das RON AT
27 ay : aux nommez Ropox, Cuanpon, Rousseau et autres, DOUP AM names hier (AONQN LD 0°
28 may: aux s°° Puisson et Triquer, pour idem. 97"
11 juin: à Jacques Picnann, pour 495 solives 1/4 qu'il a livré pour les travaux de la rivière, à 3h cha- 1485 5°
25 juin: à luy, à compte des bois qu’il fournit pour
CUNE.. rose
see de se
le pot de Moimienon,,/.22,:,212.:%,,4.2 août 11 juin: à Gopgrnoy et autres marchands de bois, pour divers ouvrages de bois qu'ils ont fourni aux magasins de Maintenon.......,.....,.... 354 o° 6° À la veuve Cnarsauzr, pour le bois qu’elle a livré pour le grand'atquedue sis ont 4h agneau 17 juin : à Mazuer, charpentier, pour les bois qu'il a livrez pour la construction des moulins de ladite ri- 88584 8° 44 25 juin : aux nommez BrocaanD et autres, pour Île bois'qu'ils ont livré... ..,....64.0,,,. 8001 5°
VÉRINS A RE LOIRE ACCRU TE
a Cm à
23 juillet : à la demoiselle pe Canrowier et autres, POUR den Lars ET SEEN SON 5 aoust : à Acexanpre Ouivier, pour idem.... 35ot 19 aoust : à la veuve Houx et autres, pour idem... SSD SE LAND NIMES MARIE RE SN TEMPO NA 2 septembre : à Jacques Prissox et autres, pour idem. RAS D ER PE Mio rer Le Pate Ml tete 1% octobre : aux nommez Gasmineau et autres, pour bois qu’ils ont livrez pour faire des fassines aux esclu- Beat, UN DAS D EC ROSE 10e O° 209 octobre : aux nommez Cueré et autres, pour bois qu'tié Ont hVrem F0 0 PTE SN DSi ane 13 novembre : aux nommez Geurrrox et autres, pour MR LI LL NP oo RTS NN er Ce OON FO 23 décembre : au s° Cuanpenrier et autres, pour Élerns EUN oee Data RNA 2 UE a ei RON 4 DA 6 janvier 1686 : au s° Picoreau et autres, pour idem. APP Mo d'OS RE ON A LE À à 16 janvier : au s° ne Bois-Saixr-Père, pour le payement de bois taillis idem. ............ 1636 16° 4° 3 febvrier : à Jean Merox et aulres, pour leur payement de bois de saulles et aunais idem..... 101 19°
Somme de ce chapitre. ... 34goht a° a°
CHARONNAGE.
6 may-23 décembre : à Henry Mecaro et autres charons, pour ouvrages de charonnage qu’ils ont faits et livrez dans les magasins jusqu'au 16 décembre
AE PPRE Nm se LR SN Et Se ane
OUVRAGES DE FER
6 may : à Goxpy et Bicor, et autres laillandiers, poar plusieurs ouvrages de fer livrez au magasin de Maintenon et du parc pour lesdits travaux. ... 15674 19° 6°
13 may : à Capou , LancLois et autres, pour ouvrages
de fer-qu’äls ont fourni. .............. 180ott 4° 9%
20 mayÿ-10 juin : à Lucas Tavernier et autres, pour les fers façonnez qu’ils ont livrez pour les moulins à chevaux ct à bras de la rivière d'Eure (2 p.). 29018 5°
27 may : à Duranr, Rocer, CoemarD et VazLeran, serruriers, pour leur payement du fer qu’ils ont livrez. es RS NT NT de ET RD O
28 may-13 novembre : à ceux qui ont fourni plusieurs sortes d'ouvrages de fer aux magasins de Mainlenonef sa puhinsi. sus shocu is. dedren.5t 7°
2 décembre : à Rscxauzr, serrurier, parfait payement de 808H 16°, à quoy montent les chevilles, barbues et
autres fers qu'il a livrez pour la machine de Maintenon ip La PAR BR RE RSR EL Re Rte
Somme de ce chapitre... 27603 17° 10°
VOITURES
6 may: à Perrr, Gérarn et autres chartiers, pour plusieurs voitures qu’ils ont fait pour les ouvrages de lad. MÈRE SAS FA ANS ER OS OS Rene
À Maurice Lecerr, voilurier, pour un voyage qu'il à fait pendant quatre jours avec une voiture à quatre chevaux qui‘ont mené une forge à lad. rivière... ... h4f
À Vivant Maruin, autre, pour cinq voitures de charettes à quatre chevaux, employez pendant quatre jours à mener des bois et ferrailles à Maintenon...... 220of
13 may: à divers charetiers, pour plusieurs voitures pal Oum OS, LE NUS A SM AO OS D?
20 May-10 juin : à ceux qui ont voituré les bois des moulins à chevaux et à bras sous le s° RoBezin (8 p.)...
27 may 1685-6 janvier 1686 : à ceux qui ont voituré pour le grand acqueduc de Maintenon (17 p.).... à el sa nain load dou ds dé BDOR tt HE 0S
17 juin : à ceux qui ont voituré des plombs et go- CA AE RS ARE D AT Re PA Pan Le LL
Somme de ce chapitre... .. 64653 0° 6°
GRAIS
6 may-8 juillet : aux fendeurs et piqueurs de grais qui travaillent à la tasche pour la rivière d'Eure (6 p.). da ANA UN ee néutiu site DOS AUS 3 juin : au s° FL, commissaire des guerres, remboursement de pareille somme payée à plusieurs briseurs et piqueurs de grais qu’il a envoyez du pays de Caux à Moldinon.. ei. de di: Got 11 juin : au s° Morice, autre, remboursement de pareille somme payée à vingt-un fendeurs et piqueurs de grais qu’il a envoyez du pays de Douay pour travailler à RE 11022 10 DANS PR RARES AR RS PAS AU Pan ji) 29 juillet 1685-3 febvrier 1686 : à Craupr-Louis Juran, à compte des grais qu’il a entrepris de fournir pour laqueduc de Maïntenon (11 p.)...... 101500
TERRASSES
6 may-13 novembre : aux ouvriers et soldats terrassiers, pour les déblays de terre par eux faits (14 p.).. Ut A RE LES ie HOMO QE
13 may : au s° Dupuy, ayde-major, et autres, pour is ui ee AS M 1498 e a
12 aoust : à Pire Le Crerc, pour les trenchées à faux conroys, labours et gazons enlevez de 6 pouces de hauteur sur les lignes de lad. rivière. ....... 92374 0°
11 décembre : aux nommez Le Pin et Sainr-Gapniez, soldats au régiment de la Sarre, pour les terres qu'ils ont portées au tournant de dessus la porte de la vieille fontaine sur lad. rivière d'Eure............, 955
3 febvrier 1686 : au nommé Mur, terrassier, pour 179 thoises 2 pouces carrés de caïlloulages et pierrailles qu'il a mis sur les rampes du pont de Brosseron pour sea 1809ft.1 6787
Au nommé Lionnois, autre, pour 160 thoises carrées
ferrer lesd. chemins 2. ..,4.,.,2 de caïlloutage qu’il a mis, idem............... 8ott
15 avril-19 juillet : à Cnarrxes Douax!, terrassier, parfait payement des tranchées et faux conroys, labours et deffrichemens par luy faits sur les lignes de lad. rivière d'Eure (5 pue dora sian side ssthié à 12674 0! 81
ah may-8 juillet : à luy, parfait payement pour les tranchées, faux conroys et autres ouvrages (2 p.)......
vidé dodo dalles ie dub dniaee Viens. m6 8° 29 juillet : à luy, pour les secondes trenchées et faux conroys pour empescher les eaux de transpirer. . .....
LR AL PREND A PIC RES ENS ALT FE Re à 1794 19° 6°
16 janvier 1686 : à luy, à compte du fanx conroy
du canal dé Jouy à. . 4: Hans 42 10001
8 janvier : à Parure pe Berçue et François Becor, terrassiers, à compte des outils qu'ils ont ordre d'achepter pour les remuemens de Lerre de la rivière d’Eure. .
23 juillet-18 septembre : aux nommez Laron» et Jeax Casrax, lerrassiers, parfait payement de l'excavation des terres des deux piles de l’aqueduc de Mainte-
OR D Ein aider sien eueble 100000 18 mars 1685-3 febvrier 1686 : à Pierre Le CLerc, dit Prrre, terrassier, sur ses ouvrages du canal de Jouy, entre Pongouin et Berchère la Mangotte (7 p.). 4180ott 1° avril 1685-27 janvier 1686 : à luy, sur ses ouvrages pour le nouveau lict de la rivière d'Eure (24 p.). se UE R ptet +) mer imietih 4 1000820:
8 juillet-5 aoust : à luy, sur les terres de la rivière de Jouy sous le s° Rogeuin (2 p.)............ 75oo% 9 septembre : à luy, sur ses ouvrages entre Brosseron et Fontaine-Laguion. . .... 2500
4 novembre : à luy, sur ses ouvrages de maçonnerie à l’aqueduc sous la chaussée du Brosseron pour l’écoulement des eaux sauvages sous lad. rivière. .… 16974 15° 9%
l Ou Dow.
11 novembre : à luy, sur ses ouvrages à l’aqueduc sous la chaussée de Chevilliers. .,...,....... 1997 17 décembre : à luy, sur les fouilles et transport de terre qu’il fait sur les lignes de la rivière d'Eure. 6000 27 janvier 1686 : à luy, sur ses tranchées à faux conroy et labours faits sous les petites chaussées du nouveau 11 PMR ES
See res ee ee
Somme de ce chapitre... 22234ott 16° 5°
FASSINES ET PIQUETS.
30 septembre-23 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à faire des fassines et piquets pour les escluses qui se font sur les canaux de la rivière d’Eure (8 p.)..
PIERRES TIRÉES POUR LES OUVRAGES DE LA RIVIÈRE D’EURE
6 may-2 septembre : à plusieurs manœuvres et tireurs de pierre, pour les pierres qu’ils ont tirées en divers endroits pour la construction du grand acqueduc de Maintonbn, (9 po. de LION 4 9.1
13 may : au s' Dupuy, ayde-major, au nommé TreuEr,
sergent, et autres pour idem .......... 23154 18° 9°
Somme de ce chapitre... 178914 10° 10°
ARPENTAGES
2 septembre : aux s° Seniceau et Marigrre, à compte
des arpentages qu'ils font................. 1100ù GOUDRON, BRAY ET ESTOUPPES.
26 aoust-23 décembre : à Descmawrs, calfateur, parfait payement de 43o9k 10°, à quoy montent les ou-
vrages de calfeutrage qu'il a faits aux joints des radiers et portes des écluses de la rivière d’Eure et aux deux ruisseaux de Gallardon et d'Épernon {6 p.).. 3962 9°
BRIQUES
28 may-2 septembre : à Bezcer, à compte des briques qu’il a entrepris de fournir pour l’aqueduc de Main- Éepon (Opel Ua ON
SÉRRURERIE.
10 juin 1685-27 janvier 1686 : à Jean Bannin, serrurier, parfait payement de 367064 18° 11°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie aux escluses des sas et aux deux ruisseaux de Gallardon, Épernon et autres endroits de la rivière d’Eure, déduction faile de 1164 18° pour du charbon de terre qu'il a eu du magasin (40 Di), nds puni Et Mat ot 44e
TUIAUX DE FER.
! Le r « »] , 4
À mars-5 aousl : au s° pe La Porerie, à comple et par advance sur 900 thoises de luiaux de 6 pouces qu’il doit fournir pour la rivière d’Eure (4 p.).... 13500
4 mars-5 aoust: au s° ps Varens, à compte et par advance sur 6oo thoises de luiaux de 6 pouces, idem (8 ph TN Re QobuR
Somme de ce chapitre ........ 29500
ESTAT DES GAGES DES EMBLOYEZ À LA RIVIÈRE D'EURE
28 may 1685 -3 febvrier 1686 : au s’ Ropezin, ayant la direction de l’aqueduc de Maintenon, pour ses appointemens du mois de mars 1685 au mois de janvier 1686, ie db de DD OION 28 may 1685-6 janvier 1686 : au s° px La Cour,
idem, pour neuf mois, à raison de 300 par mois. »70ot
à raison de 5oof par mois (9 p.)....
28 may-6 aoust : à Bay, idem, pour cinq mois, à raison de 300% par mois (4 p.)..........,.. 15ooû 28 may 1689-6 janvier 1686 : à Dovann, idem, pour sept mois, à Sool par mois (6 p.)...... 2100 28 may 1685-3 febvrier 1686 : au s Posez fils, pour onze mois, à 150 par mois (9 p.)...... 16bott 28 may-6 aoust : à Vozranr, pour sept mois, à 15ott par na CG DE Ne door 28 may 1685-3 febvrier 1686 : à pe La Pinoribre, poupun gni(g phares, di ad ego Au s° pe Cauwonr, pour dix mois, à 1504 par mois CHODidegate ve een corde dx ele COHEN AUDI 29 may 1685-6 janvier 1686 : à Fepenne, pour dix mois, à 120 par mois Gp} our TE peste Lt o ot 29 may 1685-3 febvrier 1686 : à Le Breton, pour treize mois et huit jours, à 754 par mois (8 p.)...... DUT CUT
CAEN ARE
26 may-15 octobre : à Anoxpez, appareilleur, pour sept mois, à 100! par mois.. ....,......,,.. 7004 26 may 1685-6 janvier 1686 : à pu Psymar, appareilleur, pour huit mois et demi, à 1001 par mois CO ARR an den has a he à nt à 01 à OO 28 may-15 octobre : à LancsLé, sous-appareilleur, pour cinq mois, à 6ott par mois (5 p.)........ 3ooû 25 may 1685-3 febvrier 1686 : au s° ne La Toun, inspecteur, pour onze mois, à 754 par-mois (g p.)... 28 may 1685-6 janvier 1686 : au s° pe Samnr- Tnouex, inspecteur, pour neuf mois, à 754 par mois 25 may 1685-06 janvier 1686 : à Dupuis, inspecteur, pour neuf mois, à Got par moïs (8 p.)........ Blot 39 may 1685-3 febvrier 1686 : au s° ne Ménics, inspecteur, pour dix mois, à 754 par mois (9 p.). 750# Au s° Honiow, garde magasin, pour dix mois et demi, AN pannes: (D Da). se saisi dd 3001 PB 107 29 may-19 octobre : à pe Levrar, commis à la receple du charbon, pour sept mois et demi, à Got par pres Open à de ds RER EM of 29 may 1685-3 febvrier 1686 : à Gourni, dessinateur, pour onze mois, à Got par mois (9 p.).... 66ott À Gutar», toiseur, pour dix mois, à golf par mois (orme ss Dit vs HART ra LoBoft 28 may-6 aoust : au s° pe LA Cnasse, capitaine de charroy, pour six mois (4 p.)........,...,.. 5hot À Hourry, contrôleur de la brique du s' Bezzer, pour sept mois, à 6ott par mois....,....,........ haott 25 may-15 octobre : à Josseu, piqueur, pour deux mois et demi, à 3oft par mois (3 p.)........... 90 25 may-15 octobre : à Dunamez, piqueur, pour cinq inüis,'à Jofpar mois (D p.)....2).42.:..4e 100! 29 may: à Larosse, piqueur, pour douze journées, à DOUÉ DAP DIEU à te Lee» dd des à à Le Ed able + PEU LAN 23 may=15 octobre : à Esrarp, piqueur, pour quatre mois et demi, à 30 par mois (4 p.)......... 135# 38 may 1685-38 febvrier 1686 : à Gizzer, piqueur, pour dix mois, à 397 10° par mois........... 370t 25 may-15 octobre : à Genrr, piqueur, pour cinq m0 à J0f: pan HQiei à Linte huh à be deu se at) DOM 10 juin-15 octobre : à Le BLanc ne LA Gousse, inspecteur employé sur les travaux du grand aqueduc de Maintenon, pour six mois et demi, à 5o par mois CR nus Ale de nat octo JO À Bounsaurr, idem, pour sept mois et demi, à 5of DR DO CR Mae nn La ane au vole LOTO
10 juin-09 septembre : à Heuceux, capitaine de charroy, pour trois mois et demi, à 5of! par mois (3 p.). 175 10 juin 1685-3 febvrier 1686 : au s° Drsrouzrau, contrôleur ambulant, pour dix mois, à got par mois CR PAPER RME PE RER tte 900 10 juin : à Berruox, employé à dresser les rolles et eslats de dépense pendant may el juin, à 50 par HMS due né de 2 DIN NAMAREE SE se he . 100 10 juin 1685-3 febvrier 1686 : au s° ne Neuvicce, maäistre maçon, veuu d’Ipres, pour dix mois, à 150 par
mois (8 p.)....... ot te ANERIE cer LS us et BOOM A Leresvre, employé à recevoir la chaux, pour sept mois et demi, à 45f par mois (8 p.)....... 348 15°
10 juin-15 octobre : à Tremé, sergent des grenadiers de la Ferté, employé au soin des outils des carrières de Gallardon, pour cinq mois, à 3of! par mois (3 p.). 150
À Nicozas Picnoc ?, garde de M°° pe Mainrenow, pour six mois de ses appointemens, à 45H par mois (5 p.).. At SR A A SR ee Te Es a ait
10 juin 1685 3 febvrier 1686 : à Parisor, inspecteur, pour treize mois, à 150! par mois (8 p.). 1950k
6 aoust 1685-3 febvrier 1686 : au s° VANHERDRICKE, charpentier, pour six mois, à 150! par mois(3 p.). 900
6 aoust 1685-13 janvier 1686 : à Le Berrnon, pour sept mois, à 100! par mois (7 p.)....:....... oo
À Durré, inspecteur, pour cinq mois, le premier à TS UE .. A6ot 6 aoust 1685 -3 febvrier 1686 : à La VarLée, ingé-
6oït et les autres à 100 (5 p.)..
nieur, pour six mois et demi, à 75" par mois, et deux HO A SO TDR ee ne M NN ei 715 6 aoust 1685-13 janvier 1686 : à Lousrz, employé au sas de Monneau, pour six mois, à 75 par mois Le RE PR A RE es ARR PARA Er à .. A5ot À pe LA Picarière, inspecteur au sas de Frévache, pour cinq mois, à Golf par mois (5 p.)........ 300 À Davgé, inspecteur au sas de Guignonville, pour cinq mois, à 6ol par mois (5 p.}............ 300h A Josepa, inspecteur au sas de Monneau, pour cinq nos; à 60 par mois (5'phie. ie. ./,N ee, 300f Aus" Desmaresrs, autre inspecteur au sas de Frévache, pour cinq mois, à Goff par mois (5 p.)...... .. 3o0t 6 aoust-7 octobre : à Renaucr, employé à Nogent à la recepte et envoy du charbon de terre, pour trois mois, à 60 par mois 6 ea ARENA EAU + 180 6 aoust 1685 -3 febvrier 1686 : : à QuEsNEAU ?, arpenteur, pour sept mois et demi, à 5oft par mois (7p.). 3754
l Ou Prnauzr.
? Ou QuienEac.
6 aoust-7 octobre : au s° pe Viccexeuve, lieutenant au régiment de Crussol, employé au sas du Pont-de- Pierre, pour quatre mois et demi, à 6ot par mois LU CN M Re AE ei A PAR ENS SAUT . 270f À Lacosre, employé aux ouvrages de terre de la rivière d'Eure, pour cinq mois à 754#(3 p.)...... 395h À Oxexuorr, lieutenant au régiment d’Alsace, pour cinq mois, à Got par mois (5 p.)............ 2964 À Yanus, aussy lieutenant au régiment d'Alsace, pour cinq mois et demi, à Got par mois (5 p.)...... 326 9 septembre-"7 octobre : à Duraux, employé aux escluses de Bouré, pour deux mois et demi, à 75% par LCL CO CAS RARE SN APN EC MSN GLS MOT 10" 9 septembre-A novembre : à Grenier, employé au sas de Houe, pour trois mois, à goft par mois (3 p.). RS NES ps en a ibo ee a7ott 9 septembre -7 octobre : à Ravaux, employé aux carrières de Louvière et Tourneuve, pour deux mois, à 5of pat DO Po DE Le din nee oi . 100 9 septembre 1685-13 janvier 1686 : au s° D’Eus- TAGHE, lieutenant au régiment d'Anjou, employé à l’escluse basse du sas de Nigelle, pour deux mois (2 p.).. UP ss ; RE due mtendant 9 astedile 1685 - 3 [RES 1686 : à GérarD CnevaLLÉ, estably pour prendre soin de la machine, pour six mois el at à a 10° par mois (6 p.)..
D A te dues le RTL ON 9 Me 1685- 13 4 janvier | 1686 : à GossELIN, employé au sas de la Malmaison, pour quatre mois et demi, à Got par mois (5 p.)......44444,..44 alt Q septembre - 4 novembre : à pe Bouvicze , employé à l'escluse de Chaudre, pour deux mois et demi, à 6ott DAT PAOÏS (A AR) à se Le der one ee voire et et 150 Q septembre-a décembre : au s° Canu, employé comme second contrôleur ambulant, pour quatre mois et demi, à 90 par Bois (4 D) 4,.2;.5148,1% 9901 9 septembre 1685 -3 febvrier 1686 : à Deccour, employé aux piles de l’aqueduc, pour cinq mois et demi, à HN DAT RON (TO D) Rien hi ADI 7 octobre -2 décembre : à Traver, pour trois mois, à SOU AID HOM TD Plane remous es: ue .. gof 7 octobre 1685-13 janvier 1686 : à Vaurier, pour quatre mois, à 3of par mois (4 p.).......... 1a0k À pu Breuiz, pour quatre mois, à 3ol par mois Chop) Le PRE M CRETE Qu LUE 120 13 janvier -3 Éébutiôn 1686 : à Mavcer, pour deux mois) (a:pidik «ti ait taisedes Rd ter Go A Dent pour deux mois (2 p.)......... 6ot À Courrre, pour un mois..,....... UNS ON
13 janvier-3 febvrier 1686 : à La Croix, pour deux Goit Gott Got Got Gott Go 6ott Gott 6oit Got
MO Cap JE Gt A Re ae À Jounent, Men Die. Nr ue A Venus, idem. (De) its re À, Fronenr,;idemi(as ph ape sea A Rovusseagtdem.(a pi). esse dans À: Manager, em (aipe).iu ie ares À WacenserG, idem (a p.)..:,..:..,..,...
À: Venraue, pouf ha Mois... 4 nee.
À Couste, pour deux mois (2 p:)...........
A° Paakou.:128m (ai Di) ae de À: Tape, Hem (ape his NUL de 3 febvrier 1686 : à Louvereau, pour un mois.. À Baupouin, pour un mois................
Somme de ce chapitre...... 448354 15°
GAGES ET APPOINTEMENS DES PRÉPOSEZ AUX TRAVAUX
11 mars-21 octobre : au s° Mernecer, inspecteur, à compte des appointemens qui luy seront ordonnés pour la carte qu’il va faire de la teste de la rivière d’Eure, dont 100 de gratiffication (2 p.)............ hoot
18 mars-3 juin : au s° De La Hire, sur son travail pour le nivellement qu'il a fait des rivières d’'Eure, d'Huisnes, d’Iton et d’Aure, y compris 1000f par gratitication (a pie ee Re d'eaBou 8 avril : à Bouneauzr, arpenteur, par gratiffication, 330ott
19 avril-20 may : aux nommez Sainr-Reuy, La Li-
en considération des nivellemens qu’il a faits. ...
BERTÉ, Hion et La Rozée, Invalides employés, pour
29 avril : à Nicocas Frawcçois, dit La Francuise, Ja-
leurs journées, à 20° par jour (3 p.)......... J ; par] P
ques Guion, dit La Vazrée, el Jaques Leregvre, manœuvres, employés pour aporter et retirer des paquets à 30h 5°
6 may : à Nicozas Prouvay, charpentier, pour avoir eslé employé à la conduite des bois et ferrailles qui ont esté envoyez de la machine... ............... 100
ste oder eo ele eriet
la poste de Chartres ...........
28 may: aux s" Séniceau et Marigrre, pour avoir été lever la carte el faire l’arpentage des terres occupées par les travaux de la rivière...........,....... 1900
3 juin : aux officiers employés sur les travaux conduils par 16 6 RORBLIR. une ee AN dar DUDR
3 juin-2 décembre : aux officiers et Invalides employez sous le s° pe Caumoxr, au nombre de huit, à 3ott par mois (Co pins eo 18134 13° 101
10 juin : à Noëc Pouzain, qui a esté blessé en tirant du sable de la sablonnière de Dangers, gratification. 20
À la veuve de Size Renauzr, qui a esté tué en travail- 30ot
11 juin-3 décembre : aux officiers et Invalides em-
LU, PMR RL PA et M NRNRER ES A NT DATE
ployez sous le s° Parisor (7 p.).......... 13334 10°
Aux s°° Frianp, Gongcnow, Créuenr et GuainEAu, dessinateurs de M. pe Vauean, par pratiffication, en considération du travail qu'ils ont fait pour la rivière, à raison de 600 par chacun ......... FR UE TS RON 1® juillet : aa s° Roseuin fils, ingénieur, par gratifi-
9 aoust: au s° pe LA VALLÉE, inspecteur aux escluses
cation, en considération de ses services. .......
de la Hoüe, près Maintenon, à compte de ses appointe- 1 CR EC EMA Eee ENT 200t
2 décembre : à François Parpo, pour douze journées qu'il a esté employé à poser les tuiaux de la machine de
ROLLES D’OUVRIERS POUR LA RIVIÈRE D'EURE
27 mars-25 novembre : aux ouvriers qui ont tra-
vaillé sous Vizzrarp au nivellement de la rivière d'Eure
27 mars-27 may : aux charpentiers, menuisiers el
hs fui sie SAR à
scieurs de long qui ont travaillé pour la construction des moulins à chevaux de lad. rivière sous VAnHERDRICHE
CD a Le Eau nue tie MOSS 6"
13 may-16 décembre : à ceux qui ont travaillé à
divers ouvrages sous la conduite du s° ne Caumoxr RAD en Ne a RÉ 17354 13° 6°
28 may 1685-6 janvier 1686 : à ceux qui ont travaillé sous le s° Rosezin (17 p.)........ 21878 1° 9°
6 novembre 1685 -3 febvrier 1686 : à ceux qui ont travaillé sous le s° Parisor pour battre les terres aux chaussées qui sont sur le nouveau lit de la rivière d'Eure
entre Baillau et Berchère (4 p.)..... ir: cu aideon
Somme de ce chapitre .... 32129 6° 9°
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DE LA RIVIÈRE D’EURE
h mars 1685-3 febvrier 1686 : au s° VALLÉE, pour son remboursement des sommes qu'il a payées pour menues dépenses faites par luy pour les divers travaux
15 avril : à luy, pour pareille somme payée au s° Be-
de dad. rivière (ag:p.)...:.:.:::..
cer, entrepreneur de la brique sous le s° RoBeuin. . ... 1244 18° 6°
11 juin : à luy, pour pareille somme payée tant pour le logement de MM. pe Vausax, Mescriçni et autres,
doses ee oo ed ete lee sel eee se ......
hi
IMRRIMERLE NATIONALE.
pendant le séjour qu'ils ont fait à Mainlenon, que pour autres menues dépenses................. 731 16° 4 mars : à Burrerriecn, faiseur d’instrumens de mathématiques, pour racomodage de deux niveaux servans à; niveler led, rivière... .:. . .22dab remote eat 12 aoust : à luy, pour instrumens de mathématiques qu'il a fournis au s° SébiLeau pour servir aux travaux de l’'aqueduc de Maintenon. ..........,..... 136 18 mars : au chevalier Tuéry, pour menües dépenses BOuD IA riviBre. 8e de ns La PS COL AA RTE PUB Au s° Monice, commissaire, pour son remboursement de ce qu’il a payé à 13 croqueteurs de grais..... 781 25 mars : à luy, pour son remboursement de ce qu’il à paye aus bmaneleurs.. <2..:,-222.04....1 1008 25 mars : à Bounçauzr, arpenteur, pour son remboursement de pareille somme payée pour 66 journées d’ouvriers qui luy ont aydé à faire la carte le long de lad. IV LA lucas eee eo ble le Na) JA 25 mars : au s° Hivarr, pour son remboursement de ce qu'il a payé à six fendeurs de grais qu'il a envoyez pour travailler à lad. rivière ................. 211 20 may : à luy, pour ce qu’il a payé à onze fendeurs de-grais qu'il a envoyez d'Arras .............. 33h 25 mars 1685-6 janvier 1686 : au s° Dauercourr, pour remboursement de pareille somme payée pour menues dépenses faites pour tracer lad. rivière depuis Pontgoin jusqu’à Grefier (5 p.).............. Gohyt 4° 25 mars-6 may: au s' Parisor, pour remboursement des sommes payées tant pour tracer et sonder le terrain de lad. rivière que pour les allignemens et voitures CD Pr pe née b aber vi OUTILS 3 febvrier 1686 : à luy, pour son remboursement d’une année du logement qu’il occupe, escheu le dernier décembre 2000 alien derbi b te hiéel atiete Laon 1% avril : au s° VaLory, pour ce qu’il a payé aux ouvriers briquetteurs partis d’Armentières pour aller travailler:à ad: rivière. 2: : sudiste: Lu Su" 8 avril : au s° Le Paurre, pour ce qu’il a payé à plusieurs fendeurs de grais qu’il a envoyez pour lravailler à VE trimBRe Lt LOIS PNA LA ER SUR eo 8 avril : à Fceurv, cordier, pour plusieurs cordages qu'il a fourny pour lad. rivière et pour les équipages servant à débarquer la figure équestre de S. M..... 7351 Au s° Fossier, garde des magasins des bastimens,
pour plusieurs pics à roc et demi minot qu'il a achep- NN ST NT AO PE EN AT"
A Vivanr Martin, pour quarante voitures de charettes à quatre chevaux qui ont mené des bois de charpente
à Maintenon sur lad. rivière, à 114 par jour pour cha- Ce Sr Ubu y duo nu débat nee 8, © DOM
À Joacmim Prépevanr et Apam Le Marinier, pour 153702 livres pesant de bois, ferrailles, tuiaux de fer et charbon qu’ils ont voituré par eau jusqu’à Nogentle-Roy, pour la construction des acqueducs de la rivière D'OMPBU US ST Éd se NAS OA 5!
15 avril : au s' La Ravnière, résident à Liège, pour ce qu'il a payé à plusieurs briquetteurs partis pour aller travailler par ordre de S. M. à lad. rivière. ..... 3oott
À divers ouvriers, pour leur remboursement d'ouvrages et de menües dépenses par eux faites ......... 9219h
15 avril-11 juin : à divers particuliers, pour plusieurs chevilles, fuseaux, planches et voitures par cux faits pour transporter les moulins et outils de lad. rivière COR APS APR SSSR ue ee . 8170 14° 11°
23 avril : à M. Ducué ne Baçcxozs, intendant à Lille, pour son remboursement de 1036 louchets! qu’il a fait achepter pour servir aux travaux de lad. rivière... .... RARE dede ae ce .. 1409 15°
À Rarrron et pe Rowas, voituriers, pour quatre journées de voilure à quatre chevaux employez à mener des bois de charpente à Maintenon.............. 13at
29 avril : à Forprin, Marie, Vazceran, et autres serruriers, pour les ferrures qu’ils ont employées aux moulins à bras et à chevaux de la rivière d’Eure. 2269 10°
À Paniser et Liver, pour chevilles et fuseaux de bois pour ad: riviéné. 144. ID ei ton La: 0
13 may : à Tavernier, VALLERAN, et autres serruriers, pour ferrures pour les moulins de lad. rivière...
D UUS DOS Be A DRE 2 bn ti PRO T S
13-927 may : à Louis Caron, pour remboursement de la graveure de la planche du canal de lad. rivière et continuation d’icelle (2 p.)............... 1911 3°
20 may: au s° Jusziv, pour remboursement de ce qu'il a payé au s° Meruezer, à compte de la carte qu'il fait de la rivière d'Eure depuis Pontgoin jusqu’à sa BOOT RL ALT Di idee D OUN
À Vincent Esuert, pour son dédomagement du dégat qui a esté fait à sa maison de la Gatine-Saint-Gerà RE LCA RD IS EH Le PL À
10 juin : à M. pe Bezows, remboursement de pareille somme payée pour rendre la rivière navigable à commencer au-dessus de la porte de Coulons jusqu’au-dessous du pont de Nogent-le-Roy .............. 2076 0°
1 Sorte de hoyau pour fouiller la terre, dit le Dictionnaire de Trévoux.
11 juin-1* juillet : à M. pe Menars, parfait payement
de pareille somme payée pour la dépense faite pour faci-
liter la navigation de la rivière d’Eure dans l’estendue de la généralité de Paris (2 p.)....,..... ghobtt 15° 4° 11 juin: à M. pe Bouvize, pour son remboursement de dépense faite pour lad. rivière ............ Gahi À Jean Dupuy, chauffournier, pour quatorze poinçons dethanxs.à an PA Eh ao 17 juin : au s° Dupuy, capitaine au régiment pu Sauzr, pour remboursement de ce qu’il a payé au s° ne M1zières et à 36 briquettiers qu'il a envoyez à Mainte- AO Là NE RE SA Ml BANG Ge 0: 20 4 ii aa tai BE 2h juin-16 septembre : au s° Augny, receveur général des finances de Rouen, pour remboursement des sommes payées pour les dépenses de l’excavation de lad. rivière ÉBipehss dedans adobe FR MONO 1% juillet : à divers particuliers pour leur dédommagement des dégats qui ont esté faits sur les héritages à eux appartenans à cause desd. travaux... 17492N 11° 6° 8 juillet : aux nommez Courrane et CozLo, pour sept batteaux livrez pour servir sur lad. rivière . ..... 798 15 juillet : à Louis Caron, pour son remboursement de plusieurs planches de cuivre qu'il a fait graver de l’aqueduc de Maintenon................ ... 1004 À Jean Prousr, pour 153 toises de chaisne de Liège qu'il a acheptez pour employer aux chapelets des pompes de la rivière d'Eure, à 24° la thoise........ 1871 4° À Francois Renaupière, pour 145 solives de bois courbe qu’il a livré pour faire des roues aux pompes cet chapelets.. ......... PER NE TD FAO 23 juillel- 20 aoust : à divers particuliers, pour leur fourniture de foin, avoine et paille (2 p.). 3578 15° 6° 20 juillet : aux nommez La Barre et autres, pour douze batteaux qu'ils ont livrez............. 11859 Aux nommez Toupuy et autres, pour fourniture de bois de chesne et fers.............,... 253K 6° 6
29 juillet-28 octobre : à Guizcaume Dunauez, voitu-
rier, pour voitures à quatre chevaux qui ont voituré des
moulins, chapelets et deux limaçons garnis de leurs équipages pour la machine de Maintenon, à 11 par jour
pour chacune voiture (3 p.)......,....,:.... 890N
9 aoust : à Gaizces LamBorte, par gratiflication, en
considération de ce qu’il a esté poser les corps de pompe de la machine de Maintenon................. 95 À Duranio, charpentier, en considération de ce qu'il s’est blessé en travaillant à lad. machine ........ 45# 12 aoust: à CHARLEMELLE, pour deux batteaux qu’il a fous, ue SN Rest ar dE TE
20 aoust : au s° DE LA Cour, pour ce qu'il a payé à plusieurs ouvriers qui luy ont aydé à niveler et autres TÉL ET PE PM INA SERRE 4.1 180080;
26 aoust : aus’ Prevosr, pour ce qu’il a payé pour dépense faite à la conduite des massons Limosins qu'il a esté chercher en Brie pour les conduire à Maintenon.…. . RME TOR ES PCI TE NOUS DAS NE su Lu ænttem 0"
26 aoust : à Anroxe Garaix, pour son dédommagement des bastimens qui ont esté abattus pour s’estre rencontrez sous la rampe du pont proche l’église de Fontaine- Bootoh ses onu Anse Ge Ur at
29 aoust : au s° Mernecer, ingénieur, pour ce qu'il a payé pour dépense par luy faite à faire la carte de la rivière d'Eure depuis sa naissance jusqu’à la teste de lad. HOUMElE TIVIÈLE Le PEU UE LeRR A ND 6e 108"
2 septembre : au nommé Bremonr et auires, pour avoine, foin et paille qu’ils ont livrez.. ... 2939ft o° 8°
2-9 septembre : aux officiers, sergens et fouriers du régiment d’Alsace, pour avoir esté employez à la garde des vannes des moulins d’au-dessus de Pontgouin pour laisser couler les eaux (2 p.)......... ANR ADO
Aux nommez Massor et autres, pour leurs ouvrages sur les lignes de Jad. rivière ............... 69t 7°
9 septembre : à Guiccaume Macozreau, charpentier, pour son payement des auges qu’il a faites sur la chaussée du Brosseron pour conduire les eaux de lad. rivière jusqu’à la chaussée Sainl-Arnoul pour en construire le CON LE MAR ANR RL Mie 393t 14° 3°
30 septembre : à plusieurs inspecteurs Invalides employez sur: lesdi: travaux. :. ..:..:....... She 247
À plusieurs meusniers pour leur dédommagement du chaumage de leurs moulins sciluez sur lad. rivière... .. RL D DURE A EDEN PRUL SITE ct CPR LEA 18584 10°
14 octobre : au s° Duwoxr, inspecteur, pour quatre voyages qu'il a fait à Maintenon pour conduire des macons pour y: travailler .:...2.,.,...... su Or so
28 octobre : à Maurice Lx CERF, voiturier, pour avoir voituré rois équipages de fer..........,....... l4t
16 décembre : au s° CLenx, pour ce qu’il a payé pour achapt d’un lest de bray qu'il a fait venir de Rouen à Nopantie-Doys eee hu. ie: SAND"
17 décembre : à Meruin, voiturier, pour six batteaux challans qu’il a livrez à Juran pour servir à transporter des grais qu'il doit fournir pour l’aqueduc de Mainte- NN PES D OPERA e ER NME ENNSRRNNRUR à
Somme de ce chapitre... . 183279h o° 34
hl.
TUYAUX DE PLOMB ET DE FONTE
17 jun-29 juillet : à Le Moine, fondeur, sur les coudes de plomb pour les racordemens des conduites des fontaines de Versailles (3 p.)....... lp eh 1900
7 octobre : à luy, pour deux soupapes de cuivre de deux pieds, pezant 1352 livres, qu'il a fourny pour les réservoirs de la butle de Montboron, à raison de 18° la 2 décembre : à luy, à compte des soupapes de deux pieds qu'il fournit pour le réservoir au bout de l’aqueduc Parc aux Derts eee cakes 5oott
31 décembre 1684 :
tuiaux de fer de fonte d’un pied de diamètre qu’il four-
au s° Courox, à compte des LS RD PE EP AN A RES ARR O LS A Diet 42D00ON
29 avril 1685 : à luy, parfait payement de 151874 10°, à quoy montent les conduites de fer de fonte d’un pied et de six pouces qu’il a fournis et posez pour les fontaines du chasteau de Versailles . ........
31 décembre 1684-93 décembre 1685 :
compte et par avance sur son nouveau marché de trois mil thoïses de tuiaux de fer de fonte d’un pied qu'il doit liveer (op po Rens Mer di Fat
1h janvier :
al A!
à luy, à
120000f à luy, par avance sur 600 thoises de tuiaux de fer de fonte de 18 pouces qu'il doit livrer...
es PR ON MR Mn. Lis, .. 110008
22 avril: au s° LewairE, à compte des tuiaux d’un pied posez à plusieurs endroits pour les fontaines de Ver- SAME AR ue DU 4 : DEPART PET DE .. 7800
31 décembre 1684 : au s° nes Vaucoixs, 10001 pour tenir lieu d’une ordonnance de pareille somme, du 22 aoust 1683, qui luy a esté donnée à compte des tuiaux de huit pouces qu’il a fait poser à une conduite depuis la tour de charpenterie jusques l’aqueduc de la décharge des eaux de la machine, laquelle ordonnance luy a esté déduite dans le parfait payement du 16 janvier dernier quoy qu’il ne l’ayt pas reçue. .... 10001
1 janvier : à luy, Aooott restans d’un parfait payement de 103745 10° expédié le 26 décembre 1681 pour 3103 thoises un pied de tuiaux de fer de huit et six pouces de diamètre, posez en plusieurs endroits de Versailles, dont l’année de garentie n’estoit point fi- 111 MER ROEE AE: de DA AE ue 2 up .... hooot
21 janvier : à luy, 8000! restans d’un parfait payement de 79372 10° expédié le 14 novembre dernier pour 2564 thoises 1/2 pied de tuiaux de fer de fonte
‘rentie est expirée.....:........:.:., se sf
d’un pied et huit pouces posez idem, dont l’année de ga- 8000!
18 mars-28 octobre : à luy, à compte des tuiaux d’un pied qu’il fournit pour Versailles (6 p.) ..... 2662ott
3 juin : à luy, la somme de 58334 3° 3° restante de celle de 1077661 16° 6° contenue en un parfait payement expédié le 16 janvier 1684, pour 2529 thoïses 1 pied 1/4 de tuiaux de 8, 6 et A pouces 1/2 de diamètré livrez pour la machine, retenue pour la garantie
desd. tuiaux escheüe le 1° janvier dernier. 58334 3° 3°
14 janvier-26 aoust : à luy, à compte des tuiaux de fer de fonte de 8 et 6 pouces qu’il a posé tant à Fontainebleau qu’à Versailles et à la machine de la rivière de Seinen(7 ep) sua au mias dass 30650
17 juin-21 décembre : à luy, à compte des tuiaux d’un pied et de 8 pouces pour les fontaines de Versailles (hp he HER RO ATARI AR, à .. 23500
11 febvrier : au s° La Cosre, pour les conduites de tuiaux de fer de fonte qu’il a fait déposer et reposer pour les fontaines du chasteau de Versailles. . 419tt 3°
22 avril : à luy, à compte des tuiaux d’un pied de diamètre qu’il a posez et fourni à plusieurs conduites pour lesd. fontaines, à 551 la thoise......... 5ooott
25 febvrier-16 décembre : à luy, pour son parfait payement de 4567, à quoy montent les conduites de fer de huit pouces qu'il a posées et reposées aux fontaines 25 mars-9 septembre : à luy, sur le posage et dé-
de Marly, et 8oot par gratiffication (3 p.).....
posage de la deuxième conduite de huit pouces depuis le parc de Versailles jusqu’à la butte de Montboron (HDi S RE Et PE ot ... hhoott 17 juin : à luy, sur ses ouvrages depuis la “porte Saint-Antoine jusqu’à l’estang de Roquancourt... 5oof 12 aoust- 23 décembre : à luy, sur le déposage et reposage de tuiaux de fer de la machine (3 p.).. 3000! 7 octobre : à luy, sur le posage el reposage de tuiaux de fer qu'il fait pour les fontaines de Fontainebleau... PS DE D ONE De AE A DUT ARNO Ta boot 7 janvier-11 mars: au s° px Varexcr, à comple de 170 thoises de tuiaux qu’il a pozez depuis le premier puisard de la machine de la rivière de Seine, à 201 Ja noel cr RE RE Dame 3900!
92 avril : au s° pe SuzEMONT, à compte des tuiaux d’un pied qu’il a posez à plusieurs conduites pour Îles fontaines du chasteau........ SU EE PRE 6goot 29 avril : à luy, pour 282 contrecœurs de cheminées de fer de fonte qu’il a fournit pour les chasteaux de Versailles et de Marly, pesant 95903 livres, à raison de 46 et 5oït le millier. ........ ARE D Lorie . 16671 8°
91 janvier : au s° La Porrerie, à comple des tuiaux de fer de fonte de 5 pouces 1/2 posez à la machine de la: rivière de Seynés host hate Un 240008
22 avril : au s° BoicEau, à compte des tuiaux d’un pied qu'il a posez à plusieurs conduites pour les fontainies de: Versailless. Lau 4n ax Goo
Somme de ce chapitre. ... 341354 0° 3°
TUIAUX DE GRAIS.
28 janvier : à Nicozas LE Joneceur, pour faire son parfait payement de 1 6478", à quoy montent 1177 thoises de tuiaux de grais de 8 pouces de diamètre, sçavoir : 988 thoises à à conduites depuis le réservoir sous Roquencourt jusqu’au réservoir de Chèvreloup, et 189 thoises posées depuis le regard du milieu desd. conduites jusqu’à celuy proche dud. réservoir de Chèvreloup.... 8478
CONROY DE GLAISE
k novembre : à Marrix Mouuin, sur le conroy de glaise du regard au bout de l'aqueduc de Satory. 300 16 décembre : à luy, sur la démolition du mur du DEUIt PARD: ed mines he amv eines 200
Somme de ce chapitre. ......... 5oott
MAÇONNERIE
25 mars-28 novembre : à ALexaxpre Lespine, entrepreneur, parfait payement des ouvrages de réparalion du mur du jardin de Versailles (15 p.).. 46474 13° 4°
22 avril- 4 novembre : à luy, sur ses ouvrages de maconnerie pour le revestement des réservoirs sur la bulte de Montboron (16/p:}::.,,...44.444, 2244081008
7 janvier-16 décembre : à Fonçeau, maçon, sur ses ouvrages de maçonnerie de l'acqueduc des bois de Satory au Parc-aux-Cerfs (27 p.).............. 100780#
20 may-23 septembre : à luy, sur la nouvelle closture qu'il fait du petit parc (10 p.)............. 28000f
26 aoust : à luy, pour son remboursement de ce qu'il a payé aux ouvriers qui ont travaillé aux puits éboulez de l'acqueduc de Salory.. 5:41 ....44.4..4.240aû
7 janvier - 15 juillet : à Crosnier, entrepreneur, sur la maçonnerie de l’acqueduc depuis le réservoir de la Geurinière jusqu’au Parc-aux-Cerfs (15 p.)... 27050
29 juiilet-16 décembre : à la veuve dud. Grosnier, sur la continuation du mesme ouvrage (11 p.). 19480
20 may-15 juillet : aud. CrosniEr, sur la maçonnerie de Ja nouvelle closture du Parc-aux-Cerfs (5 p.). 5200!
9-23 septembre : à sad. veuve, pour idem (2 p.)... Later EMA ASP SE ANR D et abat à ent ADO ON
29 juillet-21 octobre : à elle, sur la maçonnerie des réservoirs du Parc-aux-Cerfs (5 p.).......... 65ooît 23 febvrier-2 décembre : à Jaques Mazières et Pierre Bercerow, entrepreneurs des réparations de maçonnerie à la ferme de Gallye (12 p.).............. 1450ot 8 avril-12 aoust : à eux, sur la maçonnerie des deux lavoirs proche la Ménagerie (5 p.).......... A5oot 1° juillet-18 novembre : à eux, sur la maçonnerie des six pavillons des gardes-chasses du grand parc (RÉ ad ve r NURte Aes DO OO 18 novembre : à eux, sur le logement des Suisses des portes du petit pare. ................. 1000 22 avril-7 octobre : à eux, sur la maçonnerie de la nouvelle closture du pelit parc de Versailles depuis la grille du milieu du canal jusques dans les bois de la Quene-Renand (13 np)... 444. 4382100008 16 décembre : aux nommez Rivière, Romas et AÂusé, terrassiers, sur les ouvrages de glaise des réservoirs de la buite de Monthoton : 2.448 244 nets #aol 31 décembre 1684-1" juillet 1685 : à Berceron le jeune, sur ses ouvrages de maçonnerie des murs de closture des faisanderies du grand parc de Versailles GS a TS hs 31000 15 juillet-18 novembre : à luy, sur ses ouvrages de maçonnerie aux ponts sur le ruisseau depuis Gallye jusques Vlprel {mn ), 42. etlian . 490 11 mars-23 seplembre : à PouiLcer, maçon, sur ses ouvrages de maçonnerie de l’estang sous Roquancourt LANTA AR APR ENR P A A SR A NAS AE CT Le 21 octobre : à luy, sur ses ouvrages aux regards sur les conduites qui conduisent les eaux à Versailles. 5ooft 7 janvier : à Guisvauwe Pousuer', pour son parfait payement de 22434 5° pour ouvrages de maçonnerie qu’il a fait aux murs qui portent les tuiaux où passent les eaux provenant de la machine............. gh3i 5? °2 avril-23 septembre : à Monnarp et Pixar, entrepreneurs, sur la maçonnerie de la nouvelle closture du petit parc depuis les bois de la Queüe-Renard jusqu’au petit réservoir des bois de Satory (12 p.). 380001 21 octobre : à luy, sur la maçonnerie de deux ponts sur le grand chemin de Versailles à Trapes.... 1900! k-18 novembre : à luy, sur le logement des Suisses des portes de l’augmentation du petit parc (2 p.).... Sas abrite da État ARE OO ON 26 aoust-16 décembre : à Le Roy et BeLcevaz, entrepreneurs, à compte de la closture du Parc-aux-Cerfs Co pee au ae AR ADR RIe EURE DAOOPI
1 Est-ce le même individu que le Pouiucer qui précède ?
14 janvier-25 febvrier : à Manrias Beauvais et Léo- NARD Tmowas, entrepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie pour la construction des acquedues des Essarts CR. Loue) RL EST
11 mars-16 décembre : à Manriaz Brauvais et François, son fils, sur la maçonnerie des acqueducs de l’Artoire et de Montmort (20 p.).............. 8325ott
11 mars-16 décembre : aud. Taomas et Maraurin Massiez, son associé, sur la maçonnerie de l’acqueduc dé Mauregard (as ph... 4e sus. 6865oît
7 janvier-16 décembre : à Poncer et Leroy, entrepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie à la chaussée du Perré et mgulles. 4.0.4. au... 29090
11 febvrier- 15 juillet : à Jouer et Rois, entrepreneurs, à compte de la maçonnerie des murs de closture dore parc a Ds Le ie L batonft
18 novembre-2 décembre : and. Jouer, à compte de les ouvrages aux ponts sur les conduites qui traversent les terres de Glatigny (2 p.)..........,.... 11850
16 décembre : à Pierre Banré, maçon, sur la démolition des murs du Parc-aux-Cerfs à l'endroit des résonore du pare. US di as mon de: -Boil
Somme de ce chapitre... 71378at 18° 4
TRANSPORT DE MATÉRIAUX
11 febvrier-6 may : à Louis Bezeau, dit La Pensée, à comple des provisions qu’il fait pour l’aqueduc de Vieille-Église (7 Pape s An UE LS CA aan 20 may-16 décembre : à luy et Louis Venpas, sur leurs provisions de matéreaux pour idem (16 p.). 7955ott 7 janvier - 16 décembre : à Dusaurier et Mussa, entrepreneurs, sur la provision de moïlon et autres matéreaux qu'ils font pour la chaussée du petit Port-Royal (24: 2 2h E AROAPE DE RESIS PCUINS Be DESCARTES EST
Somme de ce chapitre........ 154025
BORNES DE GRAIS
2 décembre : à Brocuzr et consors, piqueurs de grais, sur les bornes de grais pour planter sur les terres nouvellement acquises par SM. eat 5 ui Ep
À Rasy ct consors, fendeurs de grais, à comple de 383 bornes qu'ils ont fendues aux carrières de Voi- US Ce de ne Eine die CAGE
À Picarv et son associé, à compte des bornes qu'ils ont voiturées pour planter dans les terres nouvellement ROME. 2 0 Le ed tt 2 NS NES 3994
À Lx Roy, à compte des bornes qu’il a plantées pour la séparation des terres nouvellement acquises par S. M. tés Re ee ee Tr nn PCR AN RAR Re Ole
27 may : à Prupon, tailleur de pierre, à compte des grilles qu’il scèle autour du grand pare. ........ 95t
18 novembre - 16 décembre : à Louis Carrigr, sur le pavé des deux ponts entre Lartoire et le Perray (3-p.).
DA SV D es ae ER AS ee re
Somme de ce chapitre.......... 1988
11 mars-1* juillet : à Jean Mauer, charpentier, sur les réparations qu’il fait à la ferme de Gallye (5p.). 4500 6 mayÿ-9 septembre : à luy, sur ses ouvrages aux pavillons et angards des faisanderies du grand pare (3 p.). Le Re et ANR ASUS etes et OOo 15 juillet : à luy, sur ses travaux aux lavoirs proche la :Ménatenés Si te Ut dit gogo 12 aoust-21 octobre : à luy, sur les madriers et plattes-formes qu'il fait aux réservoirs de la butte de Monthoron (ap) nn te Te. 0500 12 aoust : à luy, sur les madriers et plattes-formes des réservoirs du Parc-aux-Cerfs,. . ......,..... 10001 h novembre : à luy, sur ses ouvrages aux pavillons des gardes-chasses dans le parc. . .... Men ipooot 18 novembre-2 décembre : à luy, idem aux logemens des Suisses des portes du petit pare (2 p.).... 1500 27 may-924 juin: à luy, sur ses ouvrages aux paviltons du'praml pare. Je.,1., 04 tuer ot
Somme de ce chapitre... ...... 80000
COUVERTURE
8 avril-12 aoust : à Esriexxe Yvon, couvreur, sur les réparations de couverture à la ferme de Gallye CAD Es 2 7 PEU AS AE 666 or
6 may-16 décembre : à luy, sur les couvertures des pavillons et angards des faisanderies (11 p.)... 6000
19 juillet : à luy, sur les couvertures aux deux lavoirs proche la Ménageriés, 4. 44154, , 4 Nemo
&h febvrier- 1° juillet : à luy, à compte de ses ou-
vrages de couverture des pavillons qui sont autour du grand parc de Versailles (a p.)............. 9000!
Somme de ce chapitre......... 11400
TERRASSES ET CONROY
7 janvier- 19 aoust : à Trenor, terrassier, sur le rem-
blayement des terres du réservoir du bout de l’acqueduc de lestang de Trapes dans les bois de Satory Gé pi} vou PARA LADA DA UE PERMANENTS |
21 janvier-8 avril : à luy, parfait payement du relevage des conduiles des tuiaux de plomb depuis les moulins de Clagny jusques au réservoir de Glatigny (api he RARE RU HAUERS PAENRERTR ET à
11 mars : à luy, parfait payement de 1564 8° 3°, à quoy montent les petits fossez qu’il a fait pour entourer les bois et remises du grand parc de Versailles. . . . . "es
DAS NE EE NES RE en neO lt SN 0"
26 aoust : à luy, à compte du transport de terre qu'il fait pour rehausser la grande escurie du pare au bas du haras de Saint-Léper . …....,.:,....,..%,,4 400
7 janvier-16 décembre : à Goxxor, terrassier, sur la fouille et transport des terres des deux réservoirs pour les eaux des estangs des plaines de Saclay dans le Parcaux Cerf {Ag pe). US RU .... 685ott
28 janvier-16 décembre : à Nicozas pe La Vicne, sur le conroy de glaise des deux réservoirs dans le Parc-aux- Cerfs pour les eaux des estangs de Saclay (19 p.).....
de Roquancourt................... Lier 10001 22 avril : à luy, pour le payement du transport de
terre qu’il a fait pour faire le talus au pourtour de la sa-
blière proche la Ménagerie............ 148 9° 8 A Iuy, idem au pourtour de la sablière proche Tria- ROIÉ LE ee VAR Et DER EE ÉPRAREET EN EE
292 avril : à Jaque Morin, terrassier, pour les fouilles et transport de terre qu'il a fait tant aux deux lavoyrs proche la Ménagerie de Versailles qu'à la ferme de 120 3° 6°
6 may- 21 octobre : à luy, parfait payement des con-
Gailye;, 02 st SÉRPRSNTRE
roys de glaise qu'il a fait aux lavoirs près la Ménagerie PLIS RON no. UE DUT
26 aoust : à luy, pour les transports de terre qu'il a faits pour le régallement de la cour au devant de la vacherie de la ferme de Gallye et autres endroits... 206À
7 ociobre-16 décembre: à luy, à compte des terres qu’il transporte pour le régallement du chemin de Choisy (CE phsres «hi Pts 2e sprl: er Cl
11 mars- 25 novembre : à François BeLor, terrassier,
pour son parfait payement de 14417 10°, à quoy montent les ouvrages de terrasse qu'il a fait pour l’agrandissement de l'estang de Roquancourt (19 p.). 124174 10°
7 octobre-16 décembre : à luy, sur le relèvement de la chaussée de Roquancourt (3 p.)........... 7oof
7 janvier-93 décembre : à Prenre Le Czerc, dit Prrre, terrassier, sur ses ouvrages pour le razement de la butte de Montboron (26 p.).........
à Gicezrr Sauron et Léo-
7 janvier-25 novembre :
nan Auümasson, dit Laronraine, entrepreneurs, sur leurs ouvrages des acqueducs des Graissels jusqu’à la butte
Montboron (2/4 p.)...... MR Re svt 1 Baraoo!t
Somme de ce chapitre... 709186 11° 5°
OUVRAGES DE TERRASSE AUX RIGOLLES
6 may-16 décembre : à Jean Nicozce, terrassier, sur les fouilles et transport de terre qu'il fait au fossé de Vieille-Église et rehaussement de la chaussée de l’estang de la Tour (17 p.)...:......., VE .. go2of
h-925 novembre : à Anroixe Perir, dit nu Mesniz el Jeax Brisser, terrassiers, parfait payement de 6087, à quoy montent leurs ouvrages pour l’escavation des rigolles de Conières (19 p.) ....... RSR EE 5623
22 avril-16 décembre : à Simox Turéry et Micuez Pivax, sur la retenue et rigolles de Mauregard (15 p.).
À Re Re Ra ar 6150 : à eux, sur la retenue et fossé proche la Hautebrière (3 p.)........... 2800
14 janvier-25 novembre : à Cuarzes La Bru, terrassier, parfait payement de 7229 18° 6°, à quoy monte la retenue de terre qu’il fait proche les landes aux environs de Cognières, des Essarts et du Perré, et des rigolles y joignant (29 p.)............ .… 70664 18° 6°
11 mars-21 octobre : à Marcner, terrassier, parfait payement des fouilles et transports de terre qu’il fait pour la retenue au-dessus des Essarts près Versailles Meet nude elR-hi4l1000NaT
3 juin-16 décembre : à François et Garisropne Barser , terrassiers, sur leurs fouilles et transports de terre au fossé de Vieille- Église (ape ee uit EN 23 septembre : aud. Curisropne Bargier, seul, sur EL ER LEE ER DRE PDP AP ASE De RTE PORTA LT
3 juin-7 octobre : à Guiraume Dumas et Jaques Marms, lerrassiers, sur les rigolles au-dessus de l’Ar-
toarg(40 p.hi-siis iii dt bite ie da TR ONE 21 octobre-2 décembre : à eux, sur les rigolles et retenues du fond de Montmort......... M 1.2 Def
18 novembre : à eux, sur la deuxième retenue du fond du Perray. 444.0. 4: Aa su RES 3oof 31 décembre 1684 : à Cuanzes Miver et autres terrassiers, pour leur payement de 2041 0 thoises de rigolles par eux faits pour l'écoulement des eaux autour du grand parc de Versailles, à 3° et à a° la thoise .. 21111 15°
25 febvrier : aux nommmez Monin et Porier, iterrassiers, parfait payement de 12474 12°, à quoy montent 954 thoïses cubes de terre qu’ils ont transportées pour la construction de la chaussée qui traverse la Jprairie proche Villepreux, à raison de 45° la thoise.. 2417 12°
26 aoust : aux ouvriers qui ont porté de la pierrre pour couvrir les tuiaux de la chaussée au-dessus du ‘village 25 novembre-92 décembre :
dés Pssants. pee eue à ceux qui ont trravaillé extraordinairement pour la seureté des acquediucs de l'Artoine La pr) 2e bte DS ts mme of D°
25 décembre : à Pivan» et FrasLow, terrassierss, pour les rigolles qu’ils ont faites autour de la Villeneuve, commenceant à la porte derrière les réservoirs; de la plaine de Saclay. ..... DA RS EE M A AT TE tt
À Daupuimé et autres terrassiers, pour les 1rigolles depuis le pavillon du Parc-aux-Cerfs jusqu’à celuyy de la LE aus DA 490 À Cuaricné el autres terrassiers, pour les rigolles au-
BONE AAC TS ere ER E
tour du mur du Parc-aux-Cerfs commenceant à l'angle proche le pavillon dud. parc............, 37:54 11°
Somme de ce chapitre... A89ag5tt 14° 33°
SERRURERIE
12 avril-192 aoust : à Marnieu Gopicnon, serrrurier, sur Îes réparations ct ferrure aux bastimens de lai ferme do CAN D nn lee tee JOON
6 may-21 octobre : à luy, sur les grilles de feer pour les ouvertures des murs de closture des faisanderries du grand parc de Versailles (8 p.)............. ‘a8oott
26 aoust : à Cuoquanr, serrurier, à compte dess équipages el soupapes des étangs du petit Port-Royal... 190
9 décembre : à Davin, serrurier, pour ouvrages de serrurerie fails aux portes et pavillons du grand poarc.…. . A A EL SL da RAS Re Le M AE a UE) BU LUR IA 1
14 octobre : à Jrax Duraxn, pour une porte (de fer garnie de sa serrurerie pour meltre au bout du grand acqueduc entre la bulte de Picardie et celle de Miontbo- DONNEES LU MORE NAS RAR TRE AE OT
11 novembre : à luy, pour ouvrages de serrureerie el PERSO UE il À Louis Cnevanier, pour une- vanne ferrée qu'il a
gros fer fournis pour idem. ......
fournie et posée au petit regard au-dessus des cestangs dés raison nr Rat te ao
25 novembre : à Jean Hausrar, lerrassier, pour: terres qu'il a enlevées sur la ligne des aqueducs qui vicennent des estangs des Graissets pour recombler des fomds où Ibs:cnu y série sinus. as, 167
Somme de ce chapitre... ..... 51344 55°
MENUISERIE
6 may-9 septembre : à Ducnesne, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie de la ferme de Gallie (5 p.)
shetistemnidursstfv Sao 21 octobre : à luy, idem, aux six pavillons du grand parc pour les garde-chasse.. ..............,.. aoott 11 febvrier-20 may : à Jacques Caouezar, sur les ouvrages de menuiserie qu’il a entrepris pour les vingtquatre portes du grand parc (4 p.).......... 39004
Somme de ce chapitre... ........ 56oott
VITRERIE
15 juillet : à Cuarzes Jansow, vitrier, sur ses ouvrages aux vingt-quatre pavillons du grand pare... .... Hoot
# PAVÉ
6 may-16 décembre : à Grorces MancHanD, paveur, sur le pavé qu’il fait dans le grand chemin de Versailles à Trapea (ts ph. nes ou qn go
15 juillet : à luy, sur les ouvrages de pavé qu’il a fait sur le chemin de Roquancourt au devant de l’estang. . 0 0 ae
21 oclobre-A novembre : à luy, sur ses ouvrages au nouveau bastiment de la ferme de Gallye (2 p.). 2000
18 novembre-2 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux ponts sur le ruisseau de Gallie à Vilpreux (2 p.)..
16-23 décembre : à luy, sur le pavage entre les deux portes du grand et petit parc (2 p.)..... 2000
18 novembre-16 décembre : à Louis Carrier, sur le pavé des deux ponts entre l’Artoire et le Perray.. 420%
ee ciel ee 0 1ere te) silsrele le le ete je lee le 6 0 0e 1e + + 1e ….
Somme de ce chapitre... 331094 13° 4°
GROSSE PEINTURE
12 aoust-7 octobre : à Jrax Jamauur et Louis Rocuer, peintres, sur leurs ouvrages de grosse peinture au bastiment de Gallye (2 p.)............... 3oot
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
23 septembre : à Gisenr Sauron el LAFONTAINE, remboursement de pareille somme qu’ils ont payée pour dépense faite pendant deux jours et trois huits à retirer un charpentier tombé dans un puils sur la montagne de Picardie. dt 55 Mis 44 data ire ao aiet
16 décembre : à eux, pour leur remboursement de la dépense exiraordinaire qu’ils ont faite pour les acqueducs de lad. bulte de Picardie à celle de Montboron. 354 14°
29 avril : à La Fonraixe, pour remboursement de
SE
pareille somme payée aux ouvriers qui ont travaillé à retirer les nommez Ray, charpentier et Burrsr, maçon qui. ont esté pris. dans les puits de la butte de Picardie «is Rés Eu MT sua ra 36
Sorame de ce chapitre.. ....... Ag1K 4°
OUVRAGES DE CIMENT
10 juin-25 novembre : à Nicoras Le Joxezeur, à compte de ses ouvrages de ciment aux aqueducs des 33000
10 juin-8 juillet : à La Bru, sur la maçonnerie qu'il
Graissets (12h, ). PL SSSR Ne Re
disjoint aux endroits desd. aqueducs où l’on doit porter di ment (3 ph PR RS Re Là | BRO0N 22 juillet-11 novembre : à Osers, sur idem (2 p.)..
D'OUVRAGES DE MAÇONNERIE ET TERRASSES
8 avril-21 octobre : aux nommez DE LA CHAMBRE, BeLy, pu PErroy et autres, pour la chaux par eux fournie pour la réparation des murs du parc et jardin de Versailles, à 364 le muid (9 p.)............. 4go1t 5°
29 avril-28 décembre : au s° Tuery, pour la chaux qu’il a livrée pour employer aux ouvrages des réservoirs de la butte de Montboron, à 24tt le muid (5 p.). 5148#
6 may: à Nicoras Macnon, maçon, pour réparations de maçonnerie qu’il a fait aux moulins de Clagny et Sa- FO ibu ontlirle réa ee dead raie Lite) STE 10°
17 juin-09 septembre : à la veuve Gneszé et autres chauffourniers, pour de la chaux fournie pour les réparations des murs du pelit pare (3 p.)...... 1100 5°
17 juin : à Sauror et autres carriers, pour le moïlon quilsiont fodenl ; aus Sade 2h à ve 89910"
1° juillet : à Bernarp Couserr et autres lerrassiers, pour 1750 thoises de petites fosses qu’ils ont faits au pourtour des murs de closture des faisanderies de Moulineau et Rennemoulin .................. 131 5°
15 juillet : au nommé Bazire et autres carriers et chauffourniers, pour fourniture de chaux et de moilon, pour les réparations du mur de closture du petit parc., sPspere s pre Mine a sert SM bed a acts A ER OIE 10"
26 aoust : à Grorces et Pierre Pinor et autres terrassiers, pour les journées qu’ils ont employé à mettre des terres pour régaller le dessus des ponts sur le ruisseau depuis Gallye jusqu’à Vilpreux............ 364
23 septembre : à Geczé, pour son payement de la voiture de 70 thoises de tuiaux de fer de fonte pour les
fontaines du chasteau de Fontainebleau, du port de Marlyrd-celuy:de Valvin..14 4 0408 ie gas d8ott
21 novembre : à VaLLée, lerrassier, pour les Lerres qu'il a transportées tant sur le pont qu’à la chaussée dans le fonds proche Diancourt dans le grand pare. Ag8t
2 décembre : à Jeax Dorzor, pour son payement de la chaux qu'il a esteinte pour les ouvrages à faire sur la butte de Montboronr "senior 335h 6°
26 aoust-16 décembre : aux nommez Le Roy et BeLrevaz, entrepreneurs, sur les ouvrages de closture du Parc- FL A EL) AR EEE MR LL NE ... 12000
9 décembre : aux nommez Rivière, Rowas el AuBé, terrassiers, sur leurs ouvrages de glaise des réservoirs de labutte de Monthoron: #2 "tint 0x perte 12001
16 décembre : à Pierre BarRÉ, maçon, sur la démolition des murs du Parc-aux-Cerfs, à l’endroit des réser- VOIR QUE AIO nn dr Ale. di rhceh as OU
Somme de ce chapitre...... 27028 11°
11 mars-292 avril : à la veuve pe Vouces, parfait payement de la voiture de 90139 livres de contrecœurs de cheminées, du port de Saint-Cloud au Grand Commun du Roy à Versailles, à raison de Ao° le milier Cp ES DANS en RE RENE s 0°
21 octobre : à Monrez, serrurier, à compte des équipages pour lever les soupapes des réservoirs de la butte de Monihorons. ist sis se van
31 décembre 1684-91 octobre 1685 : à Hierosme La Vieux, dit Toucouzain, pour 128 paires de brides de plusieurs diamètres qu’il a fournies pour les conduites de tuiaux de fer de fonte du chasteau de Versailles (paies oies BA ation BOg: D
11 mars : à Gopi6nox, serrurier, pour ouvrages de serrurerie qu’il a fait pour la fermeture des portes des regards des conduites des réservoirs du Chesnay et des regards des réservoirs ét portes de l’acquedac de Sa- COPY débute dE ad bia de bia de er des Te at 5"
À Cnocarr, serrurier, pour ouvrages qu’il a fait pour l'équipage de la soupape de la conduite d’un pied du réseproir: de: Chévreloup; 2 4... rite
21 octobre ; à luy, pour un équipage de soupape qu’il a fourni pour la conduite d’un pied dans le réservoir de Mraanôn se us de RS EN OME NS T8 5:
21 octobre : à Lenoux, pour journées d'ouvriers qu’il a employé à relever les tuiaux de plomb qui estoient dans le regard des estangs de Marotte et de Vau- ÉPEMOM. à 45010 à de NS A UBbS EMER S i 8 5?
IMPRIMERIE NATIONALE
18 novembre : aus’ LamBEnr, remboursement de pa-reille somme qu'il a payée pour diverses dépenses faitess 934 5°°
16 décembre : à la veuve Spire Bray, épinglier, pourr les ouvrages de fil de fer qu’elle a posez à plusieurss châssis de croisées de la ferme de Gallye... 354 16° 9°
pour les travaux dont il prend soin..........
Somme de ce chapitre... ..
ROLLES D’OUVRIERS
25 febvrier-11 mars : aux ouvriers qui ont travaillé à la démolition de la machine du moulin de Launay,, 66 10° 6% 20 may-8 juin : à ceux qui ont travaillé à plusienrss ouvrages aux environs de Versailles (2 p.)... 572 17°"
proche Bué La ps nn anne vu a
2-23 décembre : aux nommez pe Cunière, La Gran-peur et autres, chefs de brigades, parfait payement dess trous qu'ils ont remplis sur les plaines de Satory ett Choisy AS pis ce Ve Ne 153 TON"
16 décembre : à Vacnarp, parfait payement de: 107% 15° 6°, à quoy montent 1437 thoises de fossez qu'’ill a recomblez dans la plaine de Choisy...... 89% 15° 6%
23 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé danss l'acqueduc du gros mur à plusieurs menues répara-db" 5 janvier 1686 : à ceux qui ont rempli les trous oùt
dotée ie Dame à eau E SEP l’on a tiré du moilon dans le parc....,.... 137179
11 mars: aux ouvriers qui ont porté les piquets pourr la levée de la carte depuis Vieïlle-Eglise jusqu’à Ville-- 13 10°°
29 mars : à ceux qui travaillent avec le s° Boyer, à1
NÉMMEIS SE EC n'eie ei e ble (05 ao tarte Des 18 8 0) de (0 Va
l’arpentage de 30 thoises parallelle au pourtour dess murs du grand parc de Versailles et autres endroits, sur les terroirs de Bois-d’Arcy, Trappes, Buzancourt ett Bonus sou ii sata, noie Sheet AR 51°
29'avril : À ceux qui ont travaillé à découvrir et en-lever les massifs de l’acqueduc à démolir à la Geuri--
nier buEGs 3043 ei RS PT LU À ceux qui ont travaillé à trouver le premier massif{ dud, sequedne Snst 3 qu ihut ig"
3 juin: à Nicoze, pour ce qu'il a payé aux ouvriers; qui ont coupé la bonde de la chaussée de l’estang de lai Tour et fait des puits dans les bois de Poigni. 634 14°°
17 juin : .à ceux qui ont déblayé et décombré une: arche du pont de Beaumont-sur-O yse el autres ouvrages: qu'ils. ont faits .......... di nfsouel sand LLG6K 3°°
À Dopuys, pour son remboursement de ce qu'il a payé: aux ‘ouvriers qui-ont travaillé aux éboulemens de terre: faits par les ravines sur les acqueducs de Bailly. ot 16°°
14 octobre : à plusieurs ouvriers, pour les rigolles qu'ils ont faites autour des murs du grand pare de Ver- ...... 12564 9° o décembre : à ceux qui on! travaillé à reboucher les
sales aie LE GRR Bat 7e
trous de lapins dans le Parc-aux-Cerfs. ...... 29h75 16 décembre : à ceux qui ont travaillé aux remblays des terres de l’acqueduc de Lartoire et autres ouvrapete TANT RER RUN L'ILE PAU 1698 10° 16-23 décembre : à ceux qui ont travaillé à remplir les trous de la plaine de Satory (2 p.).... 199 7° 6° À ceux qui ont travaillé à oster les pierres dans la campagne et avenue allignée au Bois Robert... 154 6°
Somme de ce chapitre... .. 7509 17° 31
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DE VERSAILLES
14 janvier : au s° Perraucr, greffier de l'Escritoire, remboursement de pareille somme qu’il a payée pour diverses dépenses faites concernant les Bastimens. 665
Au s° Rorranp, lieutenant du Prévost de Lille, par gratiffication, en considération de ce qu’il a fait venir des Limousins pour travailler à la closture du grand parc de Vormilles. a Eten et NP TON
Au nommé Bnussau, voiturier par eau, pour avoir voituré à Versailles deux orangers qui estoient à Chamborde Rs MANU RS LA ... aoof
Au s° Démapry, intendant de justice, police et finances de Dunkerque, pour ce qu'il a payé, tant pour achapt de bois, clouds et ferrures envoyez à Rouen pour la construction des chaloupes destinées pour le canal de Versailles, que pour journées d'ouvriers, voitures et .... 21644 19° 6°
21 janvier-18 febvrier : au s° Boyer, inspecteur, pour ce qu'il a payé à divers ouvriers qui luy ont aydé à l'arpentage des petites remises scituées au pour-
autres menus frais... ........4.,
tour des deux faisanderies du grand parc de Versailles (an bé aies détenir af, ses 86 trdttoe" 28 janvier : à François Mueuer, imprimeur, pour plusieurs impressions qu’il a faites et fournies pour le servide: SEM sua 4 aualienres she à .... 2669 28 janvier-20 may : au s° Corron, remboursement de menües dépenses qu’il a faites pour reconnoistre les terrains des bruières de la Villeneuve (2 p.). 144 10° a décembre : à luy, poar une année de son logement à Lartoire, et autres frais par luy faits. ....,... 150 28 janvier : à Pierre Miow, voiturier, pour chevaux, charettes et hommes qu’il a fourni pendant vingt-un jours du présent mois pour transporter les démolitions
des deux inoulins de Trianon et celuy de renvoy dans les magasins de S. Miss bla
18 febvrier : à Louis Vazzée, Daupuin, Aucer et consors, meuniers, pour avoir démoly les deux moulins de Trianon et celuy de Clagny..…. . 3584
À Nacozas Cueyez, meunier et serrurier, pour ouvrages de serrurerie par luy fait aux moulins de Clagny et Tria-
À Czraure Porouer, marchand, pour quatre just'aucorps de la nouvelle livrée de S. M., sçavoir : trois pour trois gardes employez aux rigolles de Versailles, et le quatrième pour le concierge du chasteau de Mon- CEAUx . 299 11°
18 febvrier- 9 décembre : à Bourçauzr et Mais, arpenteurs, sur les ouvrages qu'ils ont fait en 1683 pour la carte générale des environs de Versailles (3 p.). 1200
25 febvrier : à eux, sçavoir : 479 pour 59 journées qu'ils ont travaillé, pendant le mois dé janvier et febvrier, au nivellement de la rivière d'Eure et arpentage des environs de Versailles, à raison de 4 par jour pour chacun; 354 à six hommes qui leur ont aydé pendant led. temps, à raison de 20° par jour pour chacun, et 82 12° pour leur remboursement des frais extraordinaires par eux faits pendant led. temps... ... 908 19°
20 may-8 juillet : à eux et pour les hommes qui les ont aydé à prendre le niveau et à faire la carte des environs de Versailles pendant les mois de mars, avril, EN CR DID (D rm mem ins 19508 19° 6°
15 juillet : à eux, pour leur remboursement des journées d'ouvriers à tracer les rigolles qui commencent à l'endroit de la remise au-dessus de Diancourt et finissent à Voisins pour conduire les eaux de l’estang de Trappes dans celuy de Villaroy . 15
19 aoust : à eux, pour le mois de juillet, pour avoir pris des nivaux et faire les: cartes des plaines de Saclay, Salory, Trappes, le Menil-Saint-Denis et Vieille- É .… 468% à eux, pour leurs appointemens des mois d’aoust, septembre et octobre et pour les journées des hommes qui ont travaillé sous leur conduite à prendre lesd. niveaux; ensemble pour une année de loyer de chambre et escurie qu’ils ont occupées à Jouy et au Perray, qui eschera à la fin de décembre prochain... ..
k mars-3 juin : à Burrerriezn, faiseur d’instrumens de mathématiques, pour deux niveaux doubles à deux lunettes avec pieds qu’il a fait pour le s° Francuigu pour le service de S. M. (2 p.). .... D6of
8 avril : à Anroine Aucer et François ANTOINE, meu-
18 novembre :
niers terrassiers, pour avoir fouillé et coupé les tuiaux de la conduite de plomb que l’on a levé depuis le mou-' lin d’en bas jusqu’au réservoir de Trianon.
Au s° DEScHATEAUX, pour ce qu'il a payé pour la démolition da balcon qui estoit autour du moulin de retour et d'une vieille glacière, et pour le transport desd. démolitions au chantier.
6 may : à luy, pour menües dépenses faites aux moulins de Satory et de Clagni
À luy, pour 1731 aunes de treillis qu’il a achepté pour servir aux moulins de Clagny........ 930ott 9° 9°
15 juillet : à luy, pour ce qu’il a payé à divers ouvriers qui ont nettoyé la conduite de l’estang de Cla-
das 49 nr QUE
8 avril : à Nicozas Le Jonezeur, pour son remboursement des journées d'ouvriers et matéreaux employez à percer des puits sur la coste de Saint-Cyr..... A1gft
20 may: au s° CHaBerT, pour ce qu'il a payé pour le fret et avaries de six caisses de fer à gondoles et douze paquets de rames envoyées de Venise, pour le service de S. M., jusqu’à Amsterdam
20 may-5 aoust : à Hasré, Duran», Cuocarr, DezeustREes, Bounpecay et Tavernier, serruriers, pour les grilles de fer livrées pour le grand parc (3 p.).. 6356
10 juin-1°* juillet : aux nommez Fexez, Dezeusreess, Bourponois et Tavernier, serruriers, pour grilles de fer livrées pour le grand parc (2 p.)...... 6478h 16°
27 may: à La Cuamsre, garde des rigolles à Saclay, pour avoir un lict et quelques ustencils pour qu’il puisst loger dans le pavillon de Saclay
3 juin : au s° Renauzr, remboursement des menue: dépenses faites pour la chambre du Conseil desd. basti-
17 juin : à Louis LanGemaix, pour déblays de terr.
“qu'il a fait pour remplir la marre qui est vis-à-vis 1
clos de M°° Voisin, le long de l’alligaement du gran
17 juin-16 décembre : à Grorces SiMONNET, serrurier, pour les grilles de fer du grand parc (a p.)...... 10578 6°
1° juillet : à Marmieu Le Roy, pour ce qu'il a payé pour le racordement de la décharge de lestang du Perray et brides de fer qu’il a fournies . 17916" 15 juillet : à Denvizze, remboursement de ce qu'il a payé pour deux chevaux acheptez pour su Trinier, garde des rigolles et advenues de Versailles, et GuiLLauus Baroc, archer du prévost des Invalides, employé à Saint-
À Nicoras Cneyez, meunier et serrurier, pour ferrures faites et fournies pour les moulins de Clagny.... 2911
22 juillel: à Anroine AucEr, meunier, pour 407 thoises cubes de terre qu'il a transportées de la butte da moulin de Trianon, à raison de 30° la thoïise...... 610 10°
Au nommé Banox, marchand de bois, pour 11 thoïses de bois de chesne courbe qu'il a livré pour les moulins de Satory, à raison de 7# la thoise............. 974
9 aoust: à pu CGmeswoy, pour le loïer d’un petit corps de logis meublé et une escurie sçize au vieil Versailles, occupez par Françors Vavaerpricxe, aiant soin de la réception et bonne qualité des bois de charpente qui s'employent dans les Bastimens pendant sept mois finis le entier FO PORN ER RER EE ET NTBoN
9 aoust : au s° Cauprin, remboursement de ce qu'il a payé pour papier à dessigner, crayons et ancre de la Chine qu’il a achepté pour emploier pour le service PAS HARAS ARS RER Re SP NRA Se Lire
19 aoust : au s° Laroresr, remboursement de ce qu'il a payé pour plusieurs caissons, caisses flotantes et autres ouvrages qu’il a fait faire pour le service de S. M...... RUE D TT M eo idee ce DIN Lg
7 octobre : au s° Dusois, commissaire des Invalides, remboursement de ce qu'il a payé à plusieurs soldats pour les journées qu’ils ont esté employez à Vincennes, Meulan, à la pépinière du Roule et autres lieux.. 739
21 octobre: à La Viens, marchand de bois, pour plusieurs lattes qu’il a fournis pour les réparations des moulins de Clagni et Satori.................,.. Loë8t
À François Pasquier, serrurier, pour plusieurs vis garnis de leurs écroues qu'il a fourni pour attacher les godetz des moulins de Versailles et Satory...... 1554
25 novembre : à Caron, arpenteur, pour trente une Journées et demie à 6 par jour, vingt de celles de son fils à A, trente des aydes arpenteurs à af, et dix-sept jours de porte-chaisne à 25°, qui ont travaillé aux arpentages des territoires de Roquancourt et du Chesnay... . AA AeNE UT ER SEA
9 décembre : à Jean Cerreviue et consors, terras-
CCC CC
siers, pour les terres qu'ils ont fouillées et transportées pour achever la chaussée de Villepreux . ..... 3184 9°
16 décembre : à Pierre Mans, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie faits aux portes et pavillons du
grand parc de Versailles. ...........,... 1344 5° À Jaoues Froman, pour ouvrages de serrurerie. 358h À Louis Le Roy, idem:: : 1.00, 1.7. asaot 3°
À Tavernier l’aisné, idem. ............ 5o8it 13° À Escoy Martin, remboursement de ce qu’il a payé
pour journées d'ouvriers qui ont travaillé pour le passage de $.°M. vers Copiiéres tn NS RRREe*
Somme de ce chapitre..... 38310t 5° 3°
GAGES DES JARDINIERS DE VERSAILLES
7 janvier : aus’ DE LA Quinrinye, parfait payement de 18000 pour lentretenement du jardin potager de Versailles pendant l'année finie le dernier octobre 1684... HE de ANR a A RE SE EN bon
14 janvier-9 décembre : à luy, pour, avec 1000 reçues le 10 décembre 1684, faire le parfait payement de 18000, à quoy montent led. entretenement pendant l’année 1685 finie le dernier octobre (12 p.).. 17000
21 janvier : à luy, pour ses gages de l’année 1684... has RS RMS ANNE LA Ph ee Li 200
25 novembre : à luy, pour son remboursement de pareille somme par luy payée pour 98 voyages qu'il a fait faire à Noisy pour y porter des légumes du potager. 147
16 décembre : à luy, sur lentretenement du mois de novembre dernier: 441,68 0424 ut Li 26 na aDoft
7 janvier- 14 octobre : à Laurens Trumez, jardinier, ayant l'entretenement du jardin de Trianon, pour ses gages en lad. qualité pendant les deux derniers quartiers de 1684 et les deux premiers de 1685, pour faire la somme de 9000 avec les 371 qui luy sont diminuez pour le quart de la dépense qu’il estoit obligé de faire pour fournir et voiturer aud. jardin le grand fumier nécessaire à couvrir 106 thoises de baraques qui ont servi à couvrir les orangers plantez en palissade dans led. jardin que S. M. a fait arracher (4 p.)......... 8629#
7 janvier- 12 mars : à Ouuivien FLeunanr, ayant l’entretenement du jardin de Clagny, pour les deux derniers quartiers 1684, à raison de 10200! par an (2 p.)....
HUE Me PRET NRC ES EM See EM DO
21 janvier -14 octobre : à Hennr Dupuis, ayant l’entretenement des allées du petit parc de Versailles pour une année de ses gages, à raison de 12000 par an (OS EM PRE 2 PO Pa de à Oct
21 janvier-14 octobre : à luy, pour une année de ses gages à cause de l’entretenement de l'Orangerie, à raison de Aoooïë par an (4 p.)............... hoooû
21 janvier-14 octobre : à luy, pour idem, à cause de l’'entretenement du pourtour du canal, à raison de 2400 par an (PAPE PORT ROME RIRES M Le 00
21 janvier-24 juin : à Berrmier, rocailleur, ayant l'entretenement des rocailles des fontaines du petit parc,
pour neuf mois de ses gages, à 24ooï par an (3 p.).. ER CPR CRAN EM Re at Te Don
21 janvier-14 octobre : à Le Moine, fondeur, ayant celuy des ouvrages de cuivre des fontaines, pour un an de ses gages, à 1500! par an (4 p.)......... 1500f
21 janvier-1h octobre : à Pierre Lisqui, marbrier, ayant celuy de tous les ouvrages de marbre qui sont tant dans le chasteau que dans le petit parc, pour un an de ses gages à 1500 par an (4 p.).......... 1500
21 janvier-12 mars : à Jorer, jardinier, ayant celuy du jardin de Glatigny, pour six mois de ses gages, à a45ott par än (2 p.).......:............. 1295
4 febvrier- 29 avril : à Banraeuemy D'Eusreixe, jardinier flamand, pour cinq mois et dix jours de ses gages, 266 13° 44
12 mars-1°* juillet : à Rem: Jasox, ayant l’entrete-
à 6008 par an(3p.)................
nement du Mail et des allées d'arbres du pourtour de la grande pièce d’eau au petit parc, pour neuf mois de ses 4 nets de RON
1 avril: à François Le Roy, jardinier du jardin de
gages à gooft par an (2 p.).........
la Chancellerie de Versailles, pour ses appointemens d’une année escheue le dernier mars 1685....... 5ott
Somme de ce chapitre... . 6354af 13° 4°
GAGES DES FONTAINIERS DE VERSAILLES
14 janvier - 2 décembre : à CLaune Denis, fontainier, ayant l’entrelenement des fontaines, pour cinq quartiers de ses gages, de juillet 1684 à octobre 1685, à raison de 10000 par an (5 p.)............:...... 12500
À luy, pour l'augmentation dud. entretenement pendant led. temps, à raison 3h20 par an (5 p.). ha75t
A Reur Denis, son fils, ayant l'entretenement des fontaines de Trianon, de la fontaine de la décharge du canal et des réservoirs au-dessus de Trianon, pour lesd. cinq quartiers de ses gages, à raison de 1500f par an
A luy, pour les gages de son garçon pendant led.
DA sure das Da cb aol AOL
temps, à raison de 3ooft par an (5 p.)....... 375
14 janvier-12 aoust : à luy, pour une année de gratiffication que S. M. luy accorde d’extraordinaire chacun an (2 p.).. deu bas AGo!
21 janvier: À Bruni, ayant l’entretenement de la machine du moulin de Launay, pour quatre mois de ses gages à cause düd. entrelenement. ........... 92001
21 janvier-28 octobre : à Denis Lacoste, ayant l’entretenement de Loutes les conduites de tuiaux de fer de fonte pour les fontaines du chasteau de Versailles, pour une année de ses gages, à raison de 10000! par an (ANS PARA ENON RR RENE EEE PUCES ERR ARE EEE
Somme de ce chapitre......... 29685
GAGES DES MEUNIERS
14 janvier : à François Anroine, meusnier des deux moulins de Trianon, pour ses gages à cause de l’entretenement desd. deux moulins pendant le quartier d’oc- MO AR a SR MR Us. abat
À Anrone Aucer, ayant l’entretenement du moulin
de renvoy de l'estang de Clagny, idem... ...... 200
À Anroixe Daupin, meusnier des deux moulins vieux de Clagny, idem... ....................... 250 A Nicoras Cuevez, meusnier du troisième moulin vieux de Clagny, idem..................... 1251 Aux quatre susnommez, pour l’entretenement des graisses et chevilles desd. moulins pendant l’année en- Un ee PA PSE RU OS CAMES 7 A Juues Levé, ayant l'entretenement du moulin neuf de Clagny pour ses gages du quartier d'octobre. . 200f A Esriexne Pivix, ayant celuy du deuxième moulin RNA DE Du DA UE a 4e SO Aux deux susnommez, pour l’entretenement des graisses et chevilles desd. moulins pendant l’année ORAN ED AU UN Quads avi gooû
14 janvier: à la veuve Louis Deswiens!, ayant l’entretenement du premier moulin de Satory, pour ses gages dud. quartier d'octobre 1684........... aooî
À Louis Vazuée, ayant l’entretenement du second, AR UE RAS OU ne LE, is aol
A la veuve Jaques Hsserr?, ayant l’entretenement du troisième dem.....:....4:,224,.0.1 44 200f
À Anrorne Macxor, ayant l’entretenement du qua- OMS AS LT AL An à Etre SO 0
A la veuve Hinc*, ayant Pentretenement du cinquième, idem........................... 200
Ausd. cinq meusniers des moulins de Salory, pour l'entreteñement des graisses et chevilles pendant l’année chtéron 60 au dis der das vu as DO
13 may : à tous les onze meuniers cy dessus nommez, lant pour leurs gages que pour l’entretenement des graisses et chevilles pendant le premier quartier de la Mad à LRO ar 13 aoust : à eux, excepté Auçer el Esrienxe Pivix,
présente ABHBEL JU RENE
pour le deuxième quartier.............. 20934 13° 28 octobre : à eux, pour le troisième quartier. ... Et #66 6°
opus
1 En marge : C’est à présent François PREVOSTEL. ? En marge : C’est Taéonore Le FLaman.
5 En marge: C’est François Hinc.
21 janvier : à Tuéopore Le FLamanr., meusnier de la grande tour de Satory, pour ses gages diu premier quartier de la présente année... ................ 900f
Somme de ce chapitre... 100114 17° 6°
OFFICIERS ET MATELOTS SERVANS SUR LE CANAL DE VERSAILLES
5 janvier-6 may: au s° Gonsouin', capitaine, pour dix mois de ses gages, à raison de 18oo% par an (DA aan et LR ee. ARE Laon
Au s° Goxsoux, lieutenant, pour dlix mois de ses gages, à raison de 1000! par an (3 p.)... 8334 6° 8°
5 janvier-2 décembre : à Crisromuze Le Roux, maistre des vaisseaux, pour quinze moïs de ses gages, à raison de 84oï par an (5 p.)............. 1050
À Micuez Beuze, contre-maistre, pour quinze mois de ses gages, à 72oït par an (5 p.)....…....... goot
À Jaoues Le Cowre, charpentier, pour quinze mois de ses gages, à raison de 84oï par an ((5 p.).. 1050
À Nicouas Mancier, autre, idem (5 p.)..... 1050f
À Jean Caxpox, autre, idem (5 p.) ........ 105of
À Jaques Fosse, calfateur, idem (5 p.)..1.. 1050
À Jaques Douvize, calfateur, idem (5 p.)... 1050
À Jean Breware, matelot, pour quinze mois de gages, a S4of par an (5 plie LE ere tua NOT
À Macuez La Vienne, idem (5 p.).......... 695f
À Jean Quernez, idem (5 p.)............. 675
À Pierre SALLÉ, pour neuf mois (5 jp.)...... 4o5tt
5 janvier-6 may : à Jean Merceron, pour neuf mois (Sp) eu, EL habit EE nou «1 nee pr AGENT
26 aoust-2 décembre : à luy, pour six mois à 84ot pat anife pp RO PAL GE nent MON
26 aoust : à luy, pour le soin qu'il a eu des magasins du canal pendant les six premiers moïs de la présente AO SN OMR AR HR ML US SOON
5 janvier - 2 décembre : à Guixraumæ Le Doux, matelot, pour quinze mois de gages, à raison de 54ott par ÉD D ee DE ER an à ent
À Noëc Corte, idem (5 p.).......…........ 675
À Laurens Maizer, idem (5 p.)........... 6751
À Cuarizconné, idem, à 360 par an (5 p.).. 45oft
À Nicoras GranpvaL, idem, à 5hoëi (15 p.).... 675
À Prerre Conpier, dem, à 5hot (5 p.)...... 675
! T1 s’appelle Conso; mais l'orthographe que l’on trouve ici semble indiquer que son nom se pronœnçait comme s’il avait commencé par un G.
5 janvier-6 may : à Anraowe Soz, pour dix mois, à. 40 LB) atom quite di disant 5 janvier-10 juin : aux quatre gondoliers vénitiens servans sur le canal de Versailles, pour neuf mois de leurs gages, à raison de 1900 par an pour chacun (DOS eee pet en Dei TT ESS 21 janvier-21 octobre : à Nicocas Vinormi et Benoisr Boezu1, gondolliers vénitiens, nouvellement arrivez de Provence, pour chacun quinze mois de leurs gages, à raison de got par an (5 p.)............... 99504 4 febvrier : à Josepa Sora et Prerro Masai, charpentiers vénitiens, pour parfait payement de 720, pour leurs gages du dernier quartier de l’année 1684, à raison de 1204 par mois pour chacun......... 27ott 5 avril-21 octobre : à eux, pour chacun neuf mois de leurs gages, idem (3 p.)................ 92160 10 juin: à eux, par gratiffication, en considération du voyage qu’ils ont faits de Venise à Versailles. Aooft 25 febvrier-9 décembre : à Carisropae De Wonre, Anrone Yhin et Jaoues Cuviuurers, charpentiers dunkerquois servans sur le canal, pour une année de leurs gages, à raison de 7o# par mois chacun (3 p.). 2520 9-11 décembre : à eux, pour leurs gages jusqu'à ce jour et supplément de gages, et pour les ayder à retournér'en-Ieur DANS TA Dh dass AU. 20 Ont 8 avril-21 octobre : à Vincenr Dora, gondolier nouvellement venu du Havre, pour ses gages de sept mois, à 900 pariah (3 Dh. rie Arial) ir Da0û 13 may-21 octobre: à Anpré Veraci et Barrneuemi Frorenrino ?, gondoliers vénitiens, nouvellement arrivez, chacun six mois de leurs gages, à raison de 900 par dE SR RS LE, PO Pgo 26 aoust-2 décembre : au s° Manriw, pour ses gages en qualité de capitaine, six mois, à raison de 2400 DPI CR D) ee TR À François Vipaz, matelot, pour six mois de ses gages, à raison de 270 par an (a p.)......... 135# À Hoxoné Vinar, idem (2 p.)............. 1358 À Jean Davwi, idem (a p.)................ 1354 À Jean Jusre, idem (o p.).....,..:,14 244% 12858 21 octobre : à Jean-Baprisre Sora et Marc Tarapara, gondoliers servans sur ledit canal, pour trois mois chacun de leurs gages, à raison de goot par an....... 45ot 25 novembre : à Jaques Loricn, Jean Massaçari et Parmarin, anciens gondoliers vénitiens servans sur le canal, pour leurs appointemens du quartier d’avril dernier, à raison de 1200 par an.............. goot
? Au-dessus de FiorENrINo, on a écrit PANCALONIO.
2 décembre : à Avpué Morez, matelot servant sur le
‘canal, pour quatre mois de ses gages, à raison de 54of par an... TES | LICE RES sur 00
Somme de ce chapitre. .... 33650 6° 8°
SERVANS SUR LE CANAL
10 juin : au nommé Daurecourr, marchand, pour son payement des éloffes et autres fournitures qu'il a fait pour habiller quatre des gondoliers........ 881 19°
19 aoust : à luy, pour son payement du damas et taffetas qu’il a fourni pour habiller deux gondolliers. . : ob ess dan ee cités apieuate 6 eût 40°
10-94 juin : à Lazeu, marchand, pour son parfait payement des boutons à queüe et galons d’or qu'il a fourni pour lesd. habits de quatre gondolliers (2 p.) .. SAUT VS TE RARE Len. partie cire OR
5 aoust : à luy, pour son payement des boulons à queue et ornemens d’or qu'il a fourni pour mettre sur deux habits de gondolliers......... IAA NERS 800
24 juin : à Mann, tailleur, pour la façon des quatre habits desd. gondoliers................... . 134
19 aouët : à luy, pour son payement de deux habits et bonnets qu’il a faits pour deux gondoliers vénitiens, y compris les fournitures, et deux paires de petits soùliers et mules faits par le nommé Cuou, cordonnier, qu’il a pareïllement fourny.....,... D here
ah juin : à Nav, bonnelier, pour son payement de quatre paires de bas de soye cramoisye.. ....,.. 6ait
19 aoust : à luy, pour deux paires de bas, idem. 39h
24 juin : à Cueu, cordonnier, pour quatre paires d’escarpins qu’il a fourni pour les quatre gondoliers. .
He MEET ba ARS ble est ER ... 20û
5 aoust : à Gounpin, pour son payement de 200 jartières de soye cramoisy qu’il a fourny pour las matelots dWweanal, issue 2 dique date ete Be hooft
Aux nommez Desessarrs frères, marchands, pour leur payement de 5 aulnes 1/2 de brocard cramoisy or et argent qu'ils ont fourny pour deux vestes pour deux gondoliers vénitiens . ........ ide RER h :. 1878
19 aoust : au nommé Brion, marchand, pour son payement des toilles qu’il a fournies, lant pour les pavillons, flames et cornettes des vaisseaux et barques du canal de Versailles que pour chemises et caleçons pour
les matelols. sc: does . à Nha AL EE à goëh 35°
À la nommée Cuaune, pour la façon des pavillons, flames, -eornettes, chemises et calçons que les Filles
MARBRES DE LANGUEDOC, DES PIRENNÉES ET DE CARRARE
31 décembre 1684 : pour employer en achapts de marbre de Languedoc et des Pirennées à payer à Bor-
deaux, suivant les billets dud. s' Marrin. . ... 15000 A febvrier : pour employer en achapts de marbres envoyez 457 oulomme.< Lio te on en 10000
22 avril : pour employer en achapts de marbres-envoyez moilié à Toulouze, moitié à Cämpan.... 6ooott 27 may-2/4 décembre : au s° De CHANTEMERLE et compagnie, à compte desd. marbres (8 p.).... 89675 8° 13 may-2 décembre : au s° pe Bzancourr, à compte des marbres de Carrare qu'il fait arriver au Havre (7 mie Se AE ARR le Lee 111200 Somme de ce chapitre. ..... 23189754 8°
ET AUTRES MÉTAUX
25 febvrier-18 novembre : au s° CLenx, remboursement des sommes qu’il a payées pour le plomb de Hull qu'il a fait venir d'Angleterre à Marly pour le service des mR Ce es Eds 1418268 15°
k mars : à luy, remboursement des frais de voiture et fret d’une caisse de livres venue de Londres. 3ot 5°
À luy, remboursement de la voiture, de Rouen à Marly, des bois à bastir les chaloupes du canal de Ver- A DRE CE han os) tant"
À luy, remboursement de la voiture, de Rouen à Paris, de vingt-deux bloz et trois colonnes de marbre appartenant au s° Formonr ................. got
Nota. Cetle somme sera déduite au s° Fofmonr lorsqu’on luy payera lesd. marbres.
11 mars-16 décembre : à luy, remboursement des achapts de tonneaux de cuivre, de rozeite de Suède, tonneaux de laiton, mitraille rouge, mitraiïlle jaune, planches de cuivre et potin rouge et jaune qu'il a fait venir d’Amsterdam et de Suède (16 p.). 1321474 18° 9°
8 avril : à luy, remboursement de voiture de plusieurs statues et bustes qu’il a fait venir du Havre à Paris pour le service de S. M.......:........ dar +687
8 avril : à luy, remboursement de pareille somme qu'il a payée à Amsterdam, au s° marquis pe LanGeron, pour des bois qu’il a envoyez pour construire des vais- 50934 5° 19 avril : à luy, parfait payement de 71254 5° qu'il
seaux sur le canal de Versailles......... Fi
a payée pour un chandelier de cristal envoyé à S. M. 525 5° 22 avril : à luy, pour remboursement du cuivre en
par M. le colonel Srouprs......... Nate
chaudrons, mitraille rouge, cuivre de Barbarie et mon-
13 may: à luy, pour la dépense qu'il a faite à faire venir du Havre à Paris la statue équestre de S. M... L266 15°
1° juillet : à luy, pour sa dépense à faire venir d'Amsterdam au port de Marly plusieurs sortes de bois à construire des vaisseaux et pour trois caisses de livres qu'il a fait venir de Londres pour le service de S. M... 3783" 13°
1° juillet-2 septembre : à luy, pour achapt de goudron, huile de rabette et bray qu’il a fait venir d’Am- 1604 19° 27 may-16 septembre : à luy, tant pour rembourse-
noye de Suède qu'il a fait venir .:......
CCC CCC se.
sterdam pour la machine (9 p.).......
ment de l’achapt de monnoye de Suède, que pour mitraille rouge qu'il a fait venir d'Amsterdam pour le service de S. M., y compris les frais (2 p.)... 113454 6°
19 juillet : à luy, pour son remboursement de 31834 li- ... 33198 1°
Somme de ce chapitre... 315709" 8° 9°
vres de plomb qu'il a achepté à Paris...
ADR. 2 RON CR
nement des Maisons Royales et autres bastimens et maisons appartenans à S. M. à Paris, pendant les six derniers mois 1684....... 1760oît
L febvrier : à la veuve Dimancne CHARRUEL, ayant ce-
eee
luy des couvertures du Louvre, Thuilleries et maisons appartenanttes à S. M. à Paris, pendant les six premiers moise60....ital c Hilo 0 Hi 1215h
11 mars -26 aoust : aux nommez Camay et Cnampois,
ayant celuy des couvertures du chasteau de Compiègne, pour neuf mois de leurs appointemens, à Aooï par an (a RER AONSRE Ne FANPA Pre Hs ‘Le anmoot SNS Q
20 may : à Noëz Marrin, couvreur, ayant l’entretenement des couvertures du chasteau, basse-cour et serrail de Vincennes, pour les six premiers mois de ses gages de l'année 1684, 0e ua Vi re bo
Somme de ce chapitre... .. 115884 6° 8?
ET PRÉPOSEZ AUX OUVRAGES PAYEZ PAR ORDONNANCES
janvier 1685-27 janvier 1686 : au s' Mansarp, ph 7
pour ses appointemens tant ordinaires qu’extraordinaires de cinq quartiers, à raison de 100008 par an (5 p.)... 12500
CCC ROC CCC ss
Au nommé Caucur, dessinateur dud. s° Mansarn, pour cinq quartiers de ses gages, à 1200 par an RS A A ren de RU A 1500
À Aucusrin-CnarLes Davicer, autre dessinateur, pour
CRC
cinq quartiers de ses gages, à 1200 par an (5 p.)...
7 janvier-7 octobre : au s° BEAUREPAIRE, pour une année de ses gages, à raison de 3000, par an pour les soins qu'il prend desd. bastimens (2 p.)...... 30001
oser ee
3 juin :
somme par luy payée pour la nourriture et les gages d’un commis depuis le mois d'octobre 1683 jusqu’au dernier décembre 1684, à 6oott par an..... HU 4e. :7poû
à luy, pour son remboursement de pareille
7 janvier : à Jaoues-Puivipes Borsseau, dit CHATILLON,
“ayant l’entretenement de lorangerie du chasteau de
Fontainebleau, pour ses gages et appointemens extraor-
dinaires de l’année dernière 1684............ 200
7 janvier-2 décembre : à Esprir Basnine et François Grasser, ouvriers en pozolane, pour une année de leurs appointemens, à raison de 45 par mois pour chacun LA AS I A PAP en + Rs SU à vues e HD ON
14 janvier-25 novembre : au s° Le Brun, Premier Peintre du Roy, pour une année de ses appointemens, à raison de 8800 par an (4 p.)...... Aer. . 8800
Au s° Lerevre, contrôleur des Bastimens, en considération du séjour qu'il fait à Versailles et du soin qu’il a pris des ouvrages qui s’y sont faits en 1684.. 3000 : au s HarpouIn, autre contrôleur, pour
14. janvier dde 26 {5 Sete EE, MA SV INETENE. E Au s°. DE LA CHAPezze, parfait payement de 3000 pour ses appointemens de l’année 1684 ...... 1500 Au s° Lawserr, ayant l'inspection sur toutes les con-
duites de tuiaux de fer de fonte, pour ses appointemens der684ar. Pre EH OOON
Au s° Perraur, greffier de l’Escritoire, 4Aoof, sçavoir : 20008 pour ses appointemens 1684, et 2400 par pratifcalion.. "52 Rd a foot
Au s° Rainssanr, médecin desd. Bastimens, pour sa pension de lad: année 1684......... 20001 1h janvier-23 septembre : à Louis Le Por, servant à cheval, pour l'inspection des ouvriers qui travaillent aux plants d’arbres des parcs de Boulogne, Marly et Versailles, pour ses gages des six derniers mois 1684 et six premers mois: 16854 pi) 24 a M EE NE 21 janvier :
POSE LS ONE
12001 au s' MerveizsauD, en considération du soin qu’il a pris des manufactures pendant l’année dernière 260462 20 CPR NANTER 150ott
21 janvier-5 aoust : au s° Descuareaux, préposé à la conduite des moulins des environs de Versailles pour l'élévation des eaux, pour ses appointemens, à raison de 2 GO DR Am A VE vue LP NA RE NE SENS
Au s° VizcrarD, préposé aux travaux des eaux bonnes à boire de Versailles, pour ses appointemens de l’année 1684 ten 1200
Au s° Donsuis, architecte desd. Bastimens, pour idem LOGS AN ER Tu TE Es riad
Au s° Fossier, garde des magasins de S. M., sçavoir : 1200 pour ses appointemens ordinaires, et 7004 pour gages extraordinaires à cause du soin qu’il a des Maisons Royales, et ce pour l’année 1684........ 1900
sn
Au nommé Bazy, portier de la Savonnerie, sçavoir : 150ft pour ses gages des six derniers mois 1684, et 3ott en considération du soin qu’il a d'entretenir et blanchir le linge de la chapelle et du nettoyement d'’icelle pendant Ad année onu re: ici 4H
Au s° Perir, contrôleur desd. bastimens à Fontainebleau, pour ses appointemens de lad. année 1684...
A Pierre Hamon, ayant l’entretenement des travées qui enferment les sept parquets que S. M. a fait faire dans les pleines des environs de Fontainebleau, pour ses gages des six derniers mois 1684, à 120 par an...
roro
PUS M NUS de el EU LA ae ne ae 4e CU OP 21 janvier -9 décembre : au s° Desconzrs, contrôleur des bastimens de Chambord, 1200 pour ses appointemens de l’année 1684, et 180ott pour ceux de 1685 CA D PR ee di More too OO!
21 janvier : au s° Meriex, aumosnier desd. Bastimens, pour sa pension de l’année 1684 ............ 35ot Aux Récolets de Versailles, pour avoir célébré la messe à la chapelle de la Surintendance en 1684. 25ot
21 janvier-22 juillet : à François VannEeRDricke, ayant soin de la réception et bonne qualité des hoïs de charpenterie qui s’employent ausd. bastimens de Versailles, pour ses gages des mois de novembre et décembre dernier et premier quartier 1685 (2 p.). 75ott
21 janvier-30 décembre : aux nommez pe La Cuamere, pu Trier, DES Sagrons ct DE LA Lande, gardes establis à Saclay, Trapes, Roquancourt et Vaucresson, pour la conservation des arbres des avenues et des rigolles, pour leurs gages du mois de décembre 1684 et de la présente année, à raison de 30° par jour pour chacun COR R RR AN RR Alone te et PO
21 janvier : à Guiczeuor, portier de l’hostel de Limoges, pour ses gages des mois d'octobre, novembre et décembre 1684, à raison de 20° par jour....... got
28 janvier-29 avril : à Pierre Carzuergau, dit L’AssuraxcE, dessinaleur sous le s° Maxsarr, pour ses appointemens, à raison de 1200 par an (2 p.)....... ce FN 6787
28 janvier-22 juillet : au s' Borzacur, ingénieur ro-
to eos de ee es :
main, pour six mois de ses appointemens, pour avoir conduit la statue de marbre de S. M. à cheval, de Rome en France, et pour frais de débarquement de lad. PUS 4 Gene (Op l..% un. ns: 090
28 janvier : à François Trexou, venu de Saint-Omer, pour sa subsistance du mois de décembre et du présent OS EN A OON
30 janvier : au nommé GaLan», ayant le soin et nourilure des cignes et carpes du canal et des estangs de Fontainebleau, en considération de ce que le nombre des cignes est augmenté pour l’année 1684..... 100
A Nicoras Vars, ayant l’entretenement des arbres fruictiers du parc dud. chasteau de Fontainebleau, pour l'augmentation de sond. éntretenement.. .......
30 janvier :
aa eo /el en er ee ehorierele ee) | ee: de
à la veuve Dessourz, ayant celuy des grandes et petites palissades dud. entretenement.. 100t
& febvrier : au s° px ra Morue, Îe fils, par gratificalion, en considération du soin qu’il a pris des ouvrages du chasteau de Versailles .....,............ ooot
Au s° Rocer, commis dud. s° pe La CuareLce Bessé, pour ses peines aux foisez et délivrance des marbres, et autres soins qu'il a pris pour lesd. Bastimens pendant les trois derniers mois 1683 et l’année entière 1684, à raison de 1000 par an...,........,...,.. 195ot
& febvrier- 2 décembre : au nommé Séserr, peintre, pour sa subsistance depuis le mois de décembre dernier, à raison de 221 par mois (6 p.)............. a4ott
h febvrier-7 octobre : à Bernix, autre, pour idem, à
SANDER ROSE UN DE de Lt... à 1081
IMPRIMERIE NATIONALE
11 febvrier : à Jean Anprieu, arpenteur, pour ses appointemens du quartier d'octobre, à raison de 1800! paroi he de SN AR AIO
11 febvrier-6 may : à Jean Haxiquer, concierge du chasteau de Monceaux, pour ses appointemens des six derniers mois 1684 et six premiers 1685 (2 p.). 4oof
18 febvrier-2 décembre : à Raourue, élève de l’Académie des peintres, pour sa subsistance, à raison de 221 parimais (up): 44... ut. est tal
18 febvrier : au nommé Vernier, peintre, par gratification, en considération du travail qu’il a fait en l'année RS ON ARE Us RARE NT ee CSD
25 febvrier : au nommé Dupuy, pour le soin qu'il a eu de veiller sur les ouvriers qui on! trayaillé au bastiment des ouvriers à Versailles, pendant l’année der- Are eee ST Sd it epon
27 febvrier : au s' DE LA SALLE, inspecteur, pour ses appointemens du mois de febvrier, à raison de 900 par h mars : au s' Laroresr, ayant l’entretenement de la pompe du Pont-Neuf, à Paris, pour ses appointemens à cause dud. entretenement, depuis le 2 octobre 1683 jusqu’au dernier décembre 1684, à raison de 4oooï par RE PT A ee PRE EE UN "à
11 mars : à Rogrriers, graveur, pour sa pension des six derniers mois 1684, à 1500 par an....... 70oû
18 febvrier-25 novembre : au s' CaLLuze, inspecteur, pour ses appointemens, à raison de 20008 par an (4 p.).
AT SO A OU à sen de EN D Te ADO
25 mars : à Nicozas Le Jonczeur, ayant le soin de la recherche des eaux bonnes à boire pour Versailles, pour ses appointemens 1684............... 2000!
25 mars-16 décembre : à Revnes, brodeur, travaillant à Noisy, pour sa pension et celle de sa femme, à raison de 2000# par an (3 p.)............. 19001
À luy, pour nouriture et journées de deux brodeurs, à 25° par jour, pendant le mesme lems(3 p.). 519 10°
25 mars-16 décembre : à Laermior fils, brodeur à Noisy, pour neuf mois de sa pension, à raison de 50° Dr Dee Dé): ee dde ab eebaninegats 1070
8 avril-16 septembre : au s° Cuene le père, inspecteur à Monceaux, pour neuf mois de ses appointemens, à raison: de ahoptt,par an {a p.):....44..,:40+.: 18008
8 avril-16 septembre : au s° Berri, sculpteur, ayant l'entretenement des figures de marbre du parc de Versailles, pour neuf mois de ses appointemens de la présente année, à 34 par jour (3 p.)........... 89ot
929 avril : au s° FRancriEU, inspecteur, pour deux
mois de ses appointemens.................. 4ook
Au s° DE LA Grance, inspecteur venu de Louvois, pouriquatre mois, £dem.;...,4. 405 04 +:001a000f 13 may-16 décembre : au s° Bouregois, inspecteur à Chambord, pour quatre mois de ses appointemens, à anofiparian (ans. shoes ma eiMoot 13 may-9 décembre : au s° Taisaucr, inspecteur, pour ses appointemens de l’année 1685 (3 p.).. 1200 13 may-9 décembre : au s° pe LA SALLE, autre, pour quatre mois de ses appointemens (2 p.)....... 300 13 may : à Jeax Dumont, inspecteur aux aqueducs près Vild’Avray, pour ses appointemens depuis le 1° décembre 1684 jusqu’au dernier avril passé, à goof par A ne DA sata ONU meta us, HDON 13 may-2 seplembre : à Brurin, inspecteur, pour ses appointemens 1685 (2 p.)............... Gooï 20 may : à Le Goux, autre, pour ayder à la nouriture de Son cheval. .......... PRE DE al Au s' pe Vizzeneuve, autre, idem........,.. 300 27 may: à AwGeLi pe LA Saius, garde des sept parquets sur les bords de la forest de Fontainebleau, Aoofi pour ses gages d’une année escheue le dernier avril passé, et 200! pour ceux du nommé Denis, son garçon, pendant ded temps... hu aisseuts. 16008 A la veuve de feu Sanre-Mans, inspecteur, pour ses appointemens des mois d'avril et may......... 150 3 juin : à Goparr, sergent de la compagnie de Îa Ville-Dieu au régiment de Monseigneur, pour avoir gardé la figure d’Andromède du 19 may au 3 juin... 10 juin : à Peousr, inspecteur, pour ses appointemens des cinq premiers mois 1685, à A5K par mois... 2204 ah juin : au s’ pe Ronp, inspecteur, pour ses appointemens des mois de may et juin, à raison de goof par De NN TT ue ul haléer O0 Au s' ne La Vartée, autre, pour quatre mois de ses appointemens. ............. DE EU A ne en CO 1% juillet : au s° ps LA Verene, inspecteur à Voisins, pour quatre mois de ses appointemens ........ hoof 8 juillet : au s° Guiserr, inspecteur, pour suplément de ses appointemens des six premiers mois 1685, à raison de 1500 par an, n'ayant esté payé que sur le pied de MODEL RE En St tan ES CT A be DOS Au s' pe LA Voisine, garde de la Prévosté de l'Hostel, pour les pèines et soins qu'il a pris à faire avancer les ouvrages de S. M., à Paris, pendant le quartier d'avril dernier, à 4ft par jour. 1... sus ote caisse es SOU 5 aoust : au s° Lousre, inspecteur, pour trois mois de ses appointemens..............e.e.e.ses 2208
EEE ED SE CPI NES SR MUC OPEN EC RE ES
Au s° Varccanr, autre, pour quatre mois de ses apis Set Ro À Vincent Doria, gondolier, nouvellement venu du
DOCS. AN EN Te ve LD ANGLE
Havre, pour ses gages du quartier d'octobre 1685. 225
12 juillet-23 septembre : à Marmwu Rousse, em-
ployé à prendre garde à la maçonnerie que l’on a augmenté à l’estang du Trou-d'Enfer, pour trois mois de ses appoihleméns:faps): abat io doses nus er m368
12 juillet-23 septembre : à Cuarces Granppré, employé à prendre garde aux reconpes que l’on façonne sur les’ allées de Marly, pour ses appointemens des mois de quiet: ebadust fa pi)e 24 descrsis, 10 ont se 10 0
19 juillet-23 septembre : à Guy Prigur, employé à prendre garde au conroy que l'on façonne au tour du mur des réservoirs du dessus de Marly, idem (2 p.). got
12 juillet : à Crauoe Beaunier, employé à prendre garde aux gens à la journée du Roy, pour may, juin et PO LR VRP CRE un BON
Au nommé pe Lessau, peintre, inspecteur à l’hostel de Vendosme, pour un mois de ses gages ....... 95h
19 juillet : à Roussecor, inspecteur à Chambord, pour ses appointemens des sept premiers mois de l’anevo UP bar amie re PARLE Root
a septembre : à Cuances Le Brun, portier de l’hostel des inspecteurs, pour huit mois de ses gages, à raison de 207 PAP OUR LE RER RER RL LEE RS
16 septembre : à Anroixe Lescuyer, pour trois mois de ses appointemens qu'il a esté employé à donner des niveaux sur les allées de Marly et à lever la carte des environs de Jovenvat. st, NL Es aoû
16 septembre-23 décembre : au s' pe Lessor, concierge et inspecteur des démolitions de l’hostel de Vendosme, pour quatre mois de ses gages (4 p.).... 3oot
23 septembre : à Louis-Créwexr Garnier, jardinier de la pépinière du Roulle, pour six mois de ses appoin- FOOT SEL unten ent PA ares de A O0ON
À Louis Germain, ayant inspection sur les ouvriers qui travaillent à lad. pépinière et aux plants d’arbres de Vincennes, palais des Thuilleries et Saint-Germain, pour six mois de ses appointemens.. .............. 45ot
Au s° pe Brauueu, professeur ez mathématiques, qui enseigne à escrire et l’arithmélique aux garçons de la pépinière du Roulle, pour idem........,..... 150
À Jean Lanieu, qui a le soin de garder les avenues d'arbres du palais des Thuïlleries, pour idem. .... 5of
À Cuaune Marmigu, ayant inspection sur les ouvriers qui travaillent à planter du petit plant de bois aux envi-
rons dé Versailles ;: 2dem . :......4, 1,142. a7ott
OFFICIERS DES BÂTIMENTS
7 octobre : au s° pe LA Cnarezze Bessé, à comple de ses appointemens de la présente année. ...... 1500 21 oclobre : au s° Marrin, employé aux marbres de Languedoc et des Pyrennées, pour une année de ses APDOINRRenS. 4 eh uni, 1121860008 28 octobre -18 novembre : à Desmaners, sergent au régiment des Gardés, employé à la chaussée du Trou- Sallé, pour deux mois de ses gages (2 p.)....... 68# 28 octobre-18 novembre : à pe Lesrre, autre, employé à la chaussée de Villers, idem (a p.)....... 68h 28 octobre-18 novembre : à La Basrine, autre, employé à la chaussée du Trou-Sallé, idem (2 p.)... 684 18 novembre : au nommé Hannisaz, eslève peintre, pour sa subsistance du présent mois. .......... 99K
Au nommé Fouquer, autre, idem........... . 29tt Au nommé Gussin, autre, idem. ....,..,,.., aott Au nommé Le Movxe, autre, idem........,.. o9ot
Au nommé Gerarpin, autre, idem........... oott 35 novembre : au nommé Le Lorna, eslève sculp- , P
ROUES MP D UE DUO TERRE Rene aa
25 novembre : aux nommés Mowcgr, Boucaucr, Ren-
NEQUIN SUALEM , Charpentiers liégeois, et Toussaint Micné, menuisier liégeoïis, pour quatre mois de leurs appointe- 5 HA RE A ER LA HS REC ve
25 novembre : au s° pe Rusé, pour son remboursement de deux années de gages de son commis, finis le GORRICE GUAMO Ni na LA as bas de cool | OO
9 décembre : au s° Darcrancourr, inspecteur à Chambord, pour onze mois de ses appointemens, à goo par
13 janvier 1686 : à Paicipes CLEquin, maistre des œuvres de charpenterie, ayant l'œil sur tous les charpentiers des Maisons Royales; pour ses gages en lad. qualité pendant l’année dernière 1684 , qui a esté obmis sur l’estat des Bastimens. .......,.....,..... Goott
11 mars: Au s° DE SAINTE-CATHERINE, pour appointemens du mois de décembre dernier, à raison de 25ot par mois, ét aux s°° Cocau, pe La Fontaine l’aisné, px Ruzé, De Caumont, ne BeLcevaz, MicHELET, DE LA Gnoix, Hausseaonne, Penror, Le Goux, Le Count, pe LA BouLcaye, DE LA Maison-BLancne, Maueuix, De Lau-
viens, DE LA Brour, pe Bezerac, Jumgcze, Jourpan,
Cuucou, Duoniron, Fizcez, pe LA Cour, Boyer, Cor- Tox, DesLouir, Gouron, Lagsé, Guiserr, Burer, Pauz et Rennequin, charpentiers liégeois, Micmé, menuisier liégeois, De Vizceneuve, DE Cuène fils, Cuuppin, FRAUNE, Jouanneau, Courarez, De L'ESPÉRANGE, GENUIT, DE LA Prante, nu Carrier, Mouer, Boucquer, DE LA GRANGE, DE LA Fonraixe le cadet, La VIOLETTE, DE LA GRANGE,
LG.
venu de Louvois, Micugzer le jeune, Foucaauzr dit Sainre-Manie, Ducuiron le jeune, ne La Rocme et Lan- DRIEUX, pour leurs appointemens du mois de déécembre 1684, à raison de ce que chacun a reçu penddant lad. NO UE à A Du
15 avril: à eux, pour leurs appointemens jussques et
années sr den
compris le dernier mars dernier, à raison de ce que 1799921
chascun a esté employé.......
1° juillet : à eux, pour leurs appointemens ddes mois d'avril, may ebjdmi 0.00 Sms ot
11 novembre : à eux, pour leurs appointemnens des
mois de juillet, aoust, septembre et octobrre..... RNA RES CE EE
Fe 0.0 4 ee exe) 2e ge se) 01
des Bastimens du Roy, jardins, tapisseries et nmanufactures de S. M., et appointemens des personnes 1rares en Parchitecture, peinture, sculpture et autres artss qu’Elle veut estre entretenues pour son service en ses ckhasteaux du Louvre et des Thuïlleries, Palais-Royal, Saaint-Germain-en-Laye, Versailles, Madrid, Vincennes eet autres lieux à Elle appartenant pendant l’année 1685.. Expédié par nous, François-Micaez Le Teuuer, marrquis de Louvois et de Courranvaux, Conseiller du Royy en tous ses Conseils, secrétaire d’Estat el des commandeemens de S. M., Chancelier de ses Ordres, Surintendanit et Ordonnateur général de ses bastimens, jardins, artts et manufactures de France, suivant le pouvoir à nous donné par S. M.
PREMIÈREMENT
GAGES ET APPOINTEMENS DES SURINTENDANT, INTEENDANS CONTROLLEURS ET TRÉSOBIERS DESDITS BASTIMEENS.
A Nous, en lad. qualité de Surintendant et (rdonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseriees et ma-
! L'état des gages des officiers se trouve presquee toujours placé à la fin du compte de l’année. Ici, il occuppe le milieu du deuxième registre de l’année 1685 qui n'occcupe pas moins de trois volumes. D'ailleurs ce compte, le ;plus long de tous, et celui dont le total s'élève à la plus fortée somme, présente de nombreuses interversions parmi lesqueelles il est parfois malaisé de se retrouver; nous avons touteflois essayé d'introduire un peu d'ordre dans le classement dess articles; mais nous laissons subsister l'anomalie relalive à: l'état des gages des officiers, qui ne présente pas de gravess inconvénients.
ral des bastimens du chasteau de Monceau . . ..
nufactures, la somme de 12000, à cause de nostred.
12000 A Nous, en lad. qualité de lad. charge et pension
harpe Jun CUMRENRRS GEAR
sir Soon A Nous, comme Surintendant et Ordonnateur géné-
attribuée! à'icellé nee tee ee
2h00f Au s° Coquarr De £a Morre, conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages... ...... ........... 45ook Au s° Mansarr, aussi conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur alternatif desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages.................... 4665 Au s° DE CanLay, aussi conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur triennal desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufaclures, pour trois quartiers de ses gages. ...,,.......,...... H5oof Au s° Le Nosrre, contrôleur général ancien desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux... ne Mn cali ent Au s° Harpouin, contrôleur général alternatif desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages el augmentation d’iceux. . ae rolaasit Au s° Le Fesvre, contrôleur général triennal desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux. . ; L133h À M° Cuanzes Le Beseug, conseiller du Roy, trésorier général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages et augmentation diceux 00e.
A M° Cuanzes Le Besoug, aussi conseiller du Roy, lrésorier général alternatif des bastimens, jardins et manufactures, pour idem.................. 2100f
..... CRC CCC
hommes ue
ET BASTIMENS DE SA MAJESTÉ
Au s° Le Brun, pour ses appointemens pendant lad. année, la somme de 8800, par gratification, à cause
de la conduite et direction des peintures des Maisons
ie rs ss
Royales, et aussi de celles qu'il a, sous nos ordres, de la manufacture des Gobelins, pour, avec 3200 employez dans l’estat de la Maison du Roy, faire la somme de 120004 à luy accordée par chacun an et dont il a esté payé, partantieyiése 2e rose due doser DORE Au s° Mansarr, architecte, pour ses gages pendant ad. agées, ie NT nu SEE TRS Au s° Donsais, autre, idem.............. 1000 Au s° pe Corte, autre, idem.............. 2hoot Au s° Féusrex, historiographe desd. bastimens, idem.
a AS RS Do PR a SUR RL Le aa SE SOL CSI À Noëz CovreL, peintre, idem............. 200
À Fniquer, autre peintre, idem............ 2ooû
A CTAUDE Gore à Ai ER UDC ao A Anpré Féumen, ayant la garde des figures et le soin de tenir nets et polir les marbres des Maisons Royales à Te date ont set ae et MON À Ancuier, sculpteur, idem............... 200
À Jaques Houzrau, sculpteur, faisant ordinairement les models et ornemens tant au Louvre qu'ailleurs, koott pour ses gages, dont il luy sera payé seulement. 15of A François Girarpon, sculpteur, pour ses gages. 2001
À Tuomas Recnaunin, autre, 1dem.......... 15ot
À Anroine Coisvaux, autre, idem........... 200
À Louis Le Gros, autre, idem............. 150t
À Maraieu LespAGNANDEL, autre, idem ...,... 15ott
À Parrppes Carrier, autre, idem.......... 15of
À Barnisre Tugy, autre, idem.............. 200 À Pierre Mazeunes, autre, idem........... 15oû À Prerre Ménard, marbrier, 2dem........... 3oû
À Huserr Misson, autre, idem......... .... 3ott
À Dowinico Cuccr, qui fait toutes les garnitures de bronze doré des portes et croisées des Maisons Royales, TRE he ane din à BR 4 à d'a an era date DOI A Le CLerc, graveur, idem: .............. 100
À IsrAËL SizvesrRe, graveur, pour faire les desseins d'architecture, veüe et perspective des Maisons Royales, carousels et autres assemblées publiques, pour ses gages et'appdiniemen: 4:00 0 ie ee 40e À Gorrox, imprimeur en taille douce, idem... 10ott
À François Vizpor, de Clermont, maistre des œuvres de maçonnerie desd. bastimens, pour ses gages.. Goott À Parmippes CLéquin, maître des œuvres de charpenterie, pour avoir l'œil sur tous les charpentiers des Maisons Royales) demi OR e réver À Jean Dongay, maçon, idem............,... 3ott
À Jaoques Mazière, autre, idem............. 30
À Prerre Tnevenor, autre, idem. ........... 30tt
À Pierre Le Maisrre, autre, idem........,., 3oû
À Jean Mazer, charpentier, idem............ 3ot À Prienne Diomis, menuisier, idem........... 3ot À Estienne Care, autre, idem............. 304 À Rocer, serrurier du cabinet, idem......... 3ot À Axpré-Cunares Bouce, ébéniste. .......... 3ott À Cuarces Janson, vitrier, idem............. 3ott
À Esriexne Yvon, couvreur, idem............ 3ot À Parvpes Viray, plombier, idem........... 3ot À Jaoues Lucas, autre, idem. ..…........::.. 30h A Gxonces MancuanD, paveur, idem. ......... 3ott À CLaune Brior, miroitier, idem ............ 3ott À Guicraume Desauziers, peintre et doreur, idem 30ft À Gossezix et Laeny, armuriers, retenus pour travailler aux instrumens de mathématiques nécessaires pour l’Académie des sciences.. .............. 200 À Tuuner, horloger, retenu pour entretenir toutes les pendules de l’Académie des sciences, tant celles qui sont à l'Observatoire que dans lad. Académie... ..... 3oofît À Masseun, chaudronnier, pour ses gages. .... 3ot À PapeLan et Varize, ramonneurs de cheminées, pour avoir soin de tenir nettes toutes celles des Maisons Royales à Paris, Saint-Germain, Fontainebleau et ques MonRe EE TR Re Nr EL A GER À Damez Fossier, garde du magasin du Roy où se mettent les démolilions nécessaires pour les bastimens, DONS ARC LR tr AR Et ST OO À Cnanzes Mozer, jardinier, retenu pour travailler aux desseins des parterres et des jardins de S. M., lorsqu'il luy sera commandé, pour ses gages. ...... 5oot A Axpré Le Nosrre, aussi retenu pour travailler ausd. jardins et parterres, pour ses gages. ......... 1900 Au s° François Francines, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines de S. M., 1800 d'anciens gages et 1200 d’augmentation, dont il sera payé de trois quartiers .......:.......,.,. 99bot À luy, aïant l’entretenement des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix-du-Tiroir et chasteau du OR PUS A Re ne eo À Pierre Frances, ingénieur, pour le mouvement des eaux et ornemens des fontaines, outre ce qui lui est ordonné dans l’estat de Fontainebleau, pour trois quar- Hépi-selahent 45 puis os es dr 460 À luy, aiant la conciergerie de la maison du regard des fontaines de Rungis, hors le fauxbourg Saint- Jacques. his di ets everarai 100 Au s° Maricexer, l’un de nos commis aïant soin de tenir le registre de la dépense des bastimens.... 2000 À ..........., commis de l’intendant des bastimENS Encexergices se 0 Unie La ve se ner COON
APR , commis du contrôleur général desd.
bastimens, pour en son absence avoir l'œil à ce qui est Goott Aux trois premiers commis en titre d'office des trois
dtonirelle BÉNGrAt ES 226 ARR ess
trésoriers généraux desd. bastimens, pour leurs gages, à raison de 300 chacun, dont il leur sera payé seule- Goo À Danez Fossier, garde des magasins des marbres
IneNt 2000 ie 4e 0% dure NT AIN AS BE GR TE
pour lesdits bastimens, pour ses appointemens pendant
ladé année: : 2 24 2 «le CN UARR FR AGoO
Somme de ce chapitre.........
OFFICIERS SERVANS SA MAJESTÉ
POÜR L’ENTRETENEMENT DES MAISONS ET CHASTEAUX CY-APRÈS NOMMEZ
LOUVRE
A René pe Louviçxr, concierge du chasteau du Louvre, pour tenir nettes les grandes et les petites galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages tant anciens que nou-
UT CNP IR 1e ARE ES AN A 100
COURS DE LA REYNE
À Geruwain. portier de la porte du cours de la Reyne du costé des Thuilleries, pour ses gages... ... 15ott À Jaoues Dusuisso, portier de l’autre porte, du costé de Chaillot, et pour garder les plans des Thuilleries.
15oft
PALAIS-ROYAL
À Simon Le Vaouer, portier de la porte de la rue des Bons-Enfans et de la rue de Richelieu. ....,... 15ot À Esrienwe Mesrivier, portier de la grande porte du
Palais-Royal. ....:..... Den Lou DÉS eut 41Boi
Somme de ce chapitre... ..... .. 3o0of
COLLÈGE DE FRANCE
A Duccos, concierge dud. collège, pour deux quar-
liers de ses gages... ............ HA EA UI ER 25#
MADRID
A Jean Ricarn, concierge dud. chasteau, pour trois
LCA UE TPE ER ESS CEE ER RAA ARE 150
À Francois FRrancines, aiant l’entretenement des fon-
” quartiers de ses gages. ....... RU sr ne
taines et grottes des chasteaux de Saint-Germain, pour ses gages à cause dud. entretenement, et attendu le dépérissement de la pluspart des grotles il ne sera payé
À Hexnr Souraiere, portier du vieil chasteau, pour
que dei. UE en à RAR ELLE AE
trois quartiers de ses gages............. ss ET À Louis Guiicor, portier du chästéau neuf, pour trois QUÉTUETS AR SR Le DA ea a on SN 70"
A Craue Tarizer, portier de la porte du parc de Saint-Germain en bas des descentes dû chasteau, idem.
ae te nee MONTE dE CA ET Rte baie ete D À Poisson, peintre, pour ses pages. ..,...,,., 30h À Ausert, charpenfier, idem, .....,........ 3ot À François Miror, menuisier, idem. ...,..... 3of À Louis Pior, serrurier, idem. ....,......... 30h À Cuarces Le Mercier, vitrier, 2dem......... 3oût
SAÏINT-LÉGER.
Au s° pe Garsauzr, concierge du chasteau, pour deux 2a5f
POUGUES
À Aprien, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers, idem. ,.... Nr Me s. qot
À Dacniron, concierge de la Surintendance des bastimens de Versailles, pour ses gages pendant lad. année. ans ete 2 De SUN AT TR pe MODO
L’entretenement ordinaire des autres concierges, jardiniers et autres officiers dud. chasteau de Versailles est
payé par estat séparé, partant cy........... . Néant.
JARDIN MÉDECINAL.
Les gages des officiers et entretemens ordinaires dud. jardin médecinal du fauxbourg Saint-Victor, montant à
210004, se payent par estat séparé. . . ... 1 yNéant:
HOSTEL DES AMBASSADEURS
À Gauran, concierge dud. hostel, Aoot pour ses
gages, dont il ne sera payé que de.......... . 400
CGHASTEAU-THIERRY.
Led. chasteau et domaine de Chasteau-Thierry a esté
engagé à M. le duc ne Bouton, partant cy... Néant.
VILLERS-COTTERESTS.
Led. chasteau et domaine a esté baïllé à Monsieur le
Sn PRIT PURE PA OR A ET RETENIR
nr
es Cp TT 1, Done ee à ni) ot
duc »’OrLéaxs en augmentalion de son apanage, paril, CV. dar ae AR nd cab ete Tele 101 1 DOS
Total du présent estat. 797434 18° 9° 1.
Laquelle somme de 797431 18° 9
dénommez au présent estat par le s° Manessier, tréso-
sera payée aux
rier général des Bastimens du Roy en exercice pendant l’année dernière 1685, des deniers de sa charge, et rapportant le présent estat par Nous expédié, ensemble les certifications du controlleur desd. bastimens et jardins de S. M., du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et deuement faits, ainsi qu'ils sont obligez par leurs charges et employs, et quittances sur ce suffisantes, lad. somme de 797434 18° 9° sera passée et allouée en la dépense de vos comptes par Messieurs des Comptes à Paris, desquels nous prions aïnsy le faire sans difficulté. Fait à Versailles, le 31° jour de janvier 1686.
Signé : DE LOUVOIS.
À Nous, en lad. qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. bastimens et jardins, arts et manufactures, pour la pension à cause de lad. charge... SE LU AE AR HER et A D de oh 6oooft
19: janvier 1687 : aw s° Gazzois, nolaire, en considération du travail qu’il à fait pour lesd. baslimens pendant lad. année 1685........... Re NE Ci
Somme de ce chapitre... 862631 18° 9°
7 janvier : au nommé RicaarD ALLAIRE, manœuvre, blessé à la main droite en travaillant pour la construction des acquedues du Grand Commun, par gratifica- DATES A A ne a UE Re te meer OC ARRET
14 janvier : à Saxs-Souex, mineur de la compagnie de M. ne Meseriewy, qui a esté blessé dans un puils des ouvrages dent le s° pe La Courr prend soin... 10
Au s° pe SAINTE-CATRERINE, en considération du ser.
vice qu’il a rendu dans les Bastimens pendant l’année
Re AP ET IE PP PU LL À Denis La Cosre, ayant l’entretenement de loutes les conduites qui amènent les eaux à Versailles ... 1oooft 21 janvier : au s° Perrr, en considération de ce qu'il a copié en grand le plan du parc de Chambord, pour le EE MEET ES RS PE Et
* Le total exact est 79863 18° 9°.
À Simon La Cour, manœuvre, blessé en travaillant au GrandiGorannnes sn SN Se nt CN RAA LU Au Suisse de la grille prez Neptune, à cause du soin
A Pierre JuLIENNE, aulre...,,.5......
qu'il prend des tuiaux qui sont prez sa grille... .. 3ot À Juuex, dit L’Avocar, Invalide employé à l’acqueduc de la Boissière, en considération de ses services... 6of 28 janvier : à Jaques Le Roy, en considération de ce qu'il a esté blessé en travaillant sur les arbres du parc Me ARE nn PR A Sc aatt 11 febvrier : à Remy Denis, fontainier à Trianon, en considération d’un plan qu'il a fait du petit parc de NON NN nd scoot 25 febvrier : à François Duranr, en considération de ce qu'il a eu la jambe cassée en travaillant à l’acqueduc JO PO is in. dd... DA A L’Avocar, Invalide, en considération de ses ser- M M des lab die cit a dE À François Gierre, manœuvre, qui a eu la cuisse CASSER MARIN, 20 ue ES Re 7.50. oten mars : au s° Gousow, ayant le soin de faire les devis des ouvrages desd. bastimens .........,..... Goott Au s° pe Caumoxr, ingénieur, en considération de ses ‘5 9001 Au s° Guiserr, autre, idem ............... 300
SO ACCRA RS A ne de AN
Au s° Corron, autre, idem................ 300 A Craune Canur, manœuvre, blessé en: travaillant à laqueduc qui va à la butte Montboron.......... 3ot A sept soldats du régiment de Greper, qui ont esté blessés à l’acquedue de la Boissière. .......... 1788 11 mars : à Crisropaze Bourpeaux, Limosin, blessé à Saint-Germain-en-Laye ........,..,.....,,... 20N À Gucaume Depois, autre manœuvre à*couvreur, blessé en travaillant au bastiment derrière Îles maga- RE + de DAS dl oi 4 01 AO À René La Vice, charpentier, blessé en travaillant au Gand Comman....:..,...2.4..4.4..:... don 18 mars : au nommé Taizzy, commis de la poste de Compiègne, en considération du soin qu’il a pris des ouvrages qui ont esté faits dans la forest dud. lieu en RO de ee Le dde ot
25 mars : à La Fonraine, qui a esté blessé en travaillant à l’estang de Roquancourt. ............ 158 8 avril : à Héraurr, peintre, en considération des soins qu’il a pris à rechercher les tableaux qu'il a fait porter au cabinet de S: M................... 5oot
À François Duraxp , ouvrier blessé en travaillant à l’acquedue de la Boissière. ............,..... 304
À Josera Cuarres, manœuvre blessé en travaillannt au déAbrRoME ui pelilipares: Li 1440 eee RU es UN 15 avril : à La Sourière, maçon, en considération de ce qu’il a eu la jambe cassée en travaillant aux Graisssets. LR Ne ER A ne SR SNS CRE SUR À Laurexs Cuewir, sergent au régiment de Sazis,, qui a fait travailler des soldats à la rigolle de Maurepas. 75h Au s° Nicozcs, enseigne du régiment de Greper, ] pour avoir fait travailler pendant cinq mois, y compris le 1loyer d’une maison dans laquelle il a logé avec trente sobldats 2250f
29 avril : à Coisevaux, sculpteur, en considératioon de
‘Mandeé led. eme ES NN ANR
ce qu'il a achevé la Vénus à la Coquille deux mois : plutost que le terme porté par le marché......... fooû 29 avril : au s° Guiserr, inspecteur, en considérealion des services qu’il a rendus dans les Bastimens... 8300 À Crauoe Maraisu, ayant inspection sur les ppetits plants du bois du parc.................... 2200 À »'Ewsreine, jardinier flamand, en considératioon de la conduite qu’il a eu des ouvriers qui ont travailléé aux arbres des avenues des Maisons Royalles en 1684. lhoott 6 may: à Ducxiron, commis de la pezée des plonmbs, 1200 en considération de ses services, et 88 pouur ses LRAIPE BAPLORS. 22. eue tesence) LMD ON A Van, de Fontainebleau, à cause du soin quu’il a des ouvrages pour y amener des eaux. .....,.. <300f 20 may : au s° Fraune, inspecteur, en considéræation de Se Seninen L AU R E E LNR D sata cr MDIOON Au s° pe Courr, autre, idem............., +300 À Pierre Benvarn, dit La Rocue, poseur, en cconsidération de ce qu'il a esté blessé à l'église de lai Par- POI RS CE La Utd. deb ON A la veuve d'Urgaix-Acraro Perrier, en considérration de ce que son mari a esté tué en travaillant à la carrrière de Villiers, près de Ménards.................. Go À Rexvequix SwaLem, charpentier liégeois, en: considération de ses voyages extraordinaires. ...... :300û À DEcax, menuisier, ayant esté blessé en travaillant à Saint-Germain-en-Laye,. .......,,........,.. Oof À Rivisr, dit Porrevix, charpentier, blessé en treavaillant à un puits de l’aqueduc de Lartois. ......... 20 À Pozer, autre, blessé en travaillant à l’aqueduuc de MAUDÉDEIE Lex ee Ab ie eme dede peus ddÔN 27 may: au s' Boyer, inspecteur, en considératiaon de SE SOLE ES LU MR MN ne AO ON
À Mareuenix Dusarnix, manœuvre blessé en traavail- Jant à la glaise du réservoir du costé de la pompe.. 25 3 juin : à Corasse Perrier, qui s’est blessé en lraavaillant à une earrière près Chambord. ............ ao
10 juin : à la veuve Descamps, carrier, qui a esté tué en tirant de la pierre à Neuilly............ 304 10 juin : à La Lanne, allipneur, qui a esté blessé tombant dans un puits à l’aqueduc de Satory....... 4ot À la veuve La Cour, charpentier qui a esté écrasé dans un des puits du Parc-aux-Cerfs........... 95K 11 juin : à la veuve d’un ouvrier qui a esté tué en travaillant à la descente du chemin de Chaiïlly... 100 17 juin : au s°' Hexry Lorrs, dit La Fonraine, ayant inspection sur les bois de charpente, pour son remboursement de pareille somme qu'il a payée à un homme qui luy a aidé à toiser lesd. bois de charpente, depuis le mois de may 168/ jusqu’au mois de may dernier. 366K 24 juin : à Prerne Perir, maçon, en considération de ce qu’il s’est blessé en travaillant à Chambord. ... soft À la veuve de François Portier, terrassier, en considération de ce que son mari a esté pris dans un aqueduc du Parc-aux-Cerfs, où 11 est mort. .......,.... Got Au s° Genuyr, inspecteur, en considération de la dépense extraordinaire qu'il a faite ............. 300 1® juillet : à Pierre Mar, tant pour son remboursement des frais qu’il a faits à la poursuite du procez de Bréau que par gratification en considération de ses soins pendant-huit mels., ..,,..4.,.,1414..%.4,+ Sooot À Nicozas Galexon, manœuvre, qui a esté blessé en travaillant au Cheny, 524 14 24 MR SRE Vtt À François pu Gayé, paveur, qui a eu la jambe cassée en travaillant au réservoir du petit parc......... 4ot 8 juillet : à Dusois, couvreur, qui a esté blessé en découvrant la vieille ferme de l’Orangerie......... 3of À la veuve François Porien, terrassier, qui a csté tué en travaillant aux puits des aqueducs du Parc-aux- Cerises 26 NP Re PER SACS RP PRE SEA DR 29 juillet : à Jean Le Graxp, poseur, qui a eslé blessé en travaillant à la tour de la chapelle à Chambord. 3ott À la veuve AxDRÉ SuPLIGEAU, qui a eslé tué en travaillant à la carrière de la chaussée près Chambord. 3oï Au nommé Corrar», sergent, 514 5° pour avoir gardé la slatüe d’Andromède au petit parc, depuis le 2 juin
dernier jusqu’au 12 juillet, à raison de 25° par jour, et
154 par grelifiodtionss x 2 SMS EE TOURS" Au nommé Davin, qui a eslé blessé dans un des puits de la! Geurinpre rie ee LOS SON
Au nommé Barré, qui a esté blessé en tirant de la
mise a NIPOMS NA PAPER MR PAU RE ao
29 juillet : au nommé La Roussinièrs, qui a esté blessé en travaillant dans les puits des aqueducs de la butte dé Picardie, 11/54 MR MERS où
Au nommé Barrière, Limosin, qui a esté blessé en travaillant à la grande aisle du chasteau........ 30 À Var, de Fontainebleau, en considération du soin qu’il prend des ouvrages que l'on fait pour augmenter les eaux à Fontainebleau... ................ 300 A Nicoras Le Granp, compagnon charpentier, blessé à la grande aisle du chasteau de Versailles du costé de l’es- RAD RS EN A nine RAS SUR LS 2 90 12 aoust : à Grimazpy, soldat blessé en tombant d’un eschaffaut, à l’Orangerie où il portoit de la chaux.. soft À Jean Simon, qui a esté blessé en travaillant à la Parroisse.. ...... ÉANPAGRNETS DAC A PERS LE 30 À Pisrre Euery, blessé à la butte de Monthoron. 3oftt À Daveau, journallier, blessé à la teste en déchargeant lu bois dans le magasin de Marlÿ............. ao A la veuve Boupain, en considération d’une beste sine qui a esté abismée dans les travaux de Marly. 19f A Josern Monraizzeur, carrier, qui a eu la jambe -assée en travaillant à la carrière de Saint-Fiacre.. 4oîft 19 aoust : à Anroixe Tnowas, goujat, qui a esté lessé en travaillant à la Parroisse.. .......,... 3of À François Marnin, blessé en travaillant au réservoir le lpabe ss, n UNE PEU d'a TON A Loncpré, soldat de la compagnie pe LA PauièRE, essé en travaillant à la grande aisle........... 3ot Au nommé BErain, graveur, en considération de plusieurs desseins qu’il a faits pour le service de S. M..... ln Da Mo CR NE MO re TC OO ON À Ouvrier Le Core, ouvrier, blessé en travaillant aux MS a Uranneme th, den dre e HT ooù 26 aoust : à Daniez Bonnsau, blessé en travaiilant à la chapelle du chasteau de Chambord 312007, SN À Fzorenr Amirauzr, tailleur de pierre, blessé en travaillant à la carrière de Beauregard, près Chambord. 3ott 26 aoust : au nommé Dusois, soldat, blessé en travaillant au gros mur de l’aqueduc des Graissels... 20 Au nommé Manpru, charpentier, blessé en travailant au bastiment de la grande aisle............ 30 Au nommé Marcez TisseranD, en considération d’un cheval qui a esté éreinté en portant du moïlon au grand aqueduc du chemin de Versailles. ............. 3ot 2 septembre : à Rorerr Fnrié, dit La Brancur, Invalide, employé au réservoir de l’ancien hostel de Villeroy, en considération de ses services. .,......,, 6of À Pierre Huserr, bandeur, qui a eu la cuisse cassée en travaillant au bastiment des prebstres de Ja Mission. Lot
Au s° Cazuuze, inspecteur, pour luy avoir deux che-
vaux pour employer au fait de son inspection .,, 3oof
À Anrone Vanoezze, Limosin, blessé en travaillant au gros mur entre la butte de Picardie et celle de Montbo- LE SR RARE EEE RE EE à DSL ES SO
À la veuve Jean pu VERGER, maçon limosin, blessé en travaillant à la nouvelle orangerie . ........ in a ON
À La Jeunesse pe Marnizac, soldat du régiment de Monseigneur, qui a perdu un œil en travaillant aux ré- Sebyore dé D DOMDE 2 dose date et Lot
Au nommé Rozzer, charpentier, blessé en travaillant à: Saint-Cir 1: ARR ARE DR DE UND ON
A Martin Care, garçon plombier, en considération de ce qu’il est perclu de ses membres......... 110N
9 septembre : au nommé Laronraine Le Porrevin, tailleur de pierre, blessé à un œil en travaillant à avant cour du chasteau de Chambord............... 33
À Jaques Aupoux, poseur, blessé en travaillant à la tour de la chapelle du chasteau............... 208
16 septembre : au nommé Le Cours, blessé par une rechute de terre dans l'inspection du s° Parisor... Bof
À Pierre Brancuesarge, manœuvre, blessé en chargeant des camions, à l’avant-cour du chasteau de Gham- De ir Re SE RE RE RE SON
30 septembre : au s' Boyer, inspecteur, blessé sur les travaux de Se ME CNT AR EN Rs sFraaoot Aux compagnons fontainiers entretenus par S. M., en considération de ce qu'ils ont travaillé plusieurs nuits à finir le réservoir de cuivre à Versailles. ....... 66 Aux compagnons chaudronniers du nommé Masse, Done Men SN Red un ent BD À Trouas Vrrry, fontainier, en considération des soins qu'il a pris à bien entretenir et réparer les conduites et couvertures de plomb du chasteau de Marly... .. 220 À Prerne La Cosre, garçon fontainier, pour idem. 29H 7 octobre : au nommé Cuapeue, maçon, blessé en travaillant à la grande aisle.........4........ 30h A Anroine Auvey, blessé, idem.............. 20f À Jean Lonix, goujat, blessé en travaillant à Saint- CIRE Laure aa ne lantee GS Me Pirate da SOU Au nommé ne Dieu, sculpteur, en considération du voïage qu’il a fait en Provence pour amener la Vénus DES 0 AN be Ne AN dan dates DO!
Au nommé Sueur, blessé en travaillant à la grande aisle...... A D ÉMEA E M COL ANS AE NRA LR Cr Au nommé Ocexpre, idem................. 30 À Jean Maunr, maçon, idem............... hof 7 octobre : au nommé Saint-Jean, soklat blessé. 22f À Micuez Samuez, couvreur, blessé en travaillant à
l’église parroissialle à Versailles. .........,,,., 90
IMPRIMERIE NATIONALE
14 octobre : à Dusois, Limosin, blessé en travaillant RADAR... : 0, 0 MN QU TAN Sol À Pierre LAGRANGE, autre, 1dem............ Bot À Laronsane, soldat de la compagnie du s° pe Cuaw- PONTS DS NS à ve de0 PL ANA Ne Che MR CS OO À Dominique, compagnon charpentier, blessé en travaillant au gros mur, entre la montagne de.Picardie et la butte MOntboroni 222 US RS a EG A Nicouas Vic, à cause de sa blessure en conduisant trois chevaux chargés de moïlon aud. mur....... 3oî À Base Corner, dont la bourique a esté tuée en travaillant aux ouvrages de Marly.......,.,...... 11h À La Tour, soldat, qui a eu la jambe cassée en travaillant aux terrasses des Recolets ........,.,.. 8ot 21 octobre : à Fréquanr, piqueur à Chambord, en considération de ses services. ........,........ 668 À Anrarzcor, poseur, blessé en travaillant à la tour de la chapelle de Chambord ,................ 95t À Hurrer, soldat de la compagnie pu Baraiz, régiment du Roy, blessé à la leste en travaillant au gros mur entre la butte de Picardie et Montboron............. 154 k novembre : à Fauvez, maçon, blessé à la teste en travaillant à l’ancien hostel de la Feuillade ..,.., 3ot À Duauzane, goujat, blessé en travaillant à la grande RAR ND Et ne Ne ere tt 0 ON À Pavizzow, charpentier blessé idem.......... 3oû 4 novembre : à BLancuar», soldat blessé idem.. 3of À Many, Limousin, blessé à l’église parroïssialle. 20 À La Jeunesse ze Vivarer, blessé idem ....... 92oû À Lecrez, blessé à la teste en travaillant à la grande disle NE Te RNA ee PS NN AR Ste OO 11 novembre : à Nicouas Varin, pour le soin qu'il a pris de la conduite des eaux de Fontainebleau... 5oott À la veuve pe Bray, ayant l’entretenement de la moitié du grand parterre de Fontainebleau, par gratiffication, pour la présente*année, ...........:..,...:. 300 À la veuve Poiner, dit l’Arcenrier, ayant celuy de l'aire MODE US Re er D, 2300" Au s° Varin, ayant celuy des arbres fruitiers. . 200 À Despours, ayant celuy du jardin de l’estang. 15ot A Nivecow, ayant celuy du jardin du Mail. ... 100 À Vozriceanr, ayant celuy des batteaux...... 15ot À Musar», ayant celuy des fontaines. ....... 200ù À Besnan», concierge de l’hostel d’Albret..... 15of A Tuiery, concierge de la Ménagerie......... 6Goit À Jamin, concierge de la cour du Cheval Blanc. 100t A Touzer, concierge de la Surintendance.. ... 200 À la veuve Dsssours, ayant l’entretenement des palis- LYS |: RS CASE PE ECS A ER ET CARE AN
18 novembre : à Anroxe Perirras, blessé en travaillant au gros mur entre la butte de Picardie et celle de Monthonon 460 0 HA NRRMROnE ne Per ARE TE
À Trancnanr, garçon plombier, qui a fait jouer les eaux de la prairie de Fontainebleau... ......... 664
À Fourxer, limosin, blessé en travaillant aux nouvelles eSCUrLES 2 MN UN ER NE nn rh ae 20H
18 novembre : à Janson, jardinier, qui a eu soin de faire faire le jardin des Récolets de Versailles. .. 15ot
25 novembre : à Jaques Grossemanr, maistre voilier, pour s’en retourner avec sa femme au Havre. ... 15ott
A Nivezox, peintre, qui a dessiné à Versailles la gallerie et autres ouvrages du s° LeBrun........... ook
À Du Tnivigr, garde des rigolles, pour luy aider à meubler:son parlons AS US GON
A la veuve Maizranp, dont le mari est mort dans les ouvrages des Graissets. 2440 7.60 goott
À Gewesr et Barreau, lacherons, qui ont donné leurs soins au gros mur. ....... CU Ada ee PAU RL) OT
À Descamps, dit Larceur, pour avoir eu soin de faire façonner le conroy du pourtour des réservoirs du dessus de Marly; ie SN RCE Ne OO
2 décembre : À Anroine pu Conray, Limosin, blessé en travaillant dans les aqueducs de Vicille-Éplise. . 20h
9 décembre : à Sésasriex l'Italien, échafaudeur, blessé en travaillant à la grande aïle............,... 9258
23 décembre : à pes SagLons, Invalide, qui a esté employé pendant vingt-une nuits à la construction de l'aqueduc de la Villedieu. . ...,.......,.,.... oo*t
À quatorze charpentiers et ouvriers venus du Havre pour la construction du vaisseau que M. pe LanGERoN fait faire sur le canal, par gratiffication, à raison de 3ot ChagUuTa se de M SE A AT PRES PAT OT
23 décembre : aux nommez Dor, Varqui, pu Pain, Henry, Cuagerr, Pouriere, Dainix et Oxuiviër, autres charpenliers, pour leur donner moyen de retourner en Provence, à raison de 100 pour chacun....... 8ooftt
22 novembre : aux nommez Harrmav, STELLER et autres soldats suisses qui ont esté blessez en travaillant aux carrières el aux estangs de Louveliennes. ... 150%
Somme de ce chapitre... .... 2365et 5°
Aux Invalides ey après nommez, employez aux travaux de S. M., pour leurs journées pendant les mois de
décembre 1684, janvier, février, mars, avril, may, juin, juillet, aoust, septembre, octobre et novembre 1685, à
raison de 2f par jour pour les officiers et 20° pour lesd. Invalides.
14 janvier-3 décembre: au s° Irrassart, officier desd. Invalides, à 4o sols par jour.
Au s° pu Parc, autre officier, idem.
Au s° Nicoras SENECHAL, 8° DE LA MARRE, idem.
Au s° VurarD, s° De SamT-Pierre, dem.
Au s° Nicoras OErzzer, s° pe RecarD, idem.
À Prerre Lucer, dit La Francnise, Prerre Mirasez, La Brancue, Des SaBcons, CLaune Aucer, dit Sainr- CLaune, La Touruenre, Paicipes Baupor, dit Rose- Bzancue, Lacneau, Lavocar, Touranczau, Gizzes Guir- Lor, Pierre Raymonp, dit Larceur, Jean Ricanp, La Viozerre, Dw SANVILLE, Isaac Huzé, Maraieu Ricar», Pierre Picor, dit La Touruenre, Denis ManTiINiÈèRE, dit Touranceau, ADRiEN Emery, dit Despinay, Rogerr Frizzé, dit La Brancue, Jaques Grorces, dit za Vio- LETTE, JEAN Roux, dit Lorance, ABranam DE LA Nozerer, dit Monr8ron, Remy Varez, Denis Heure, dit LA Francaise, Bras-ne-Fer, Guisraume Princé, dit L’'Escossais, Pierre LE Mancnanp, dit Des SaBcons, LAGNEAU, EsrTienne Luiczier, Anroine Maucter, Jean Picuon, Louis Le Courte, dit La Mare, Aucusrin Haupière, dit Larceur, Jaques Guisraume, dit Le Courois, JEAN DE Morre, Bazrazarn Nourry, dit La Croix, Louis Baccary, dit za Divzicence, Vincent Triper, dit L'Espé- Rance, Louis Buror, dit La Coste, Micnez Ponrus, dit Sainr-Micuez, Lecer Simon, dit LA Neuvizze, CHaARLes Descouszes, Louis Nicozas, dit LA Viozerre, Simon Laurvernay, dit pu Vercer, Laurens Cousivar, dit pes Lo- RIERS, ANTOINE LereBvre DE NonGLANGÉ, RoBert LEBLANC, dit Le Picarn, Jean-François Vazuarn, dit Sainr- Amour, Jaoues Jerré, dit La Verpure, Pierre DE For- * reAU, CHaRLes DE Lace, dit La Marcue, Pnisipes LÉGER, dit Larorce, François Le Maire, dit pe Sanvilze, JEAN Lecranr, dit Saint-Martin, Jean Farzzarn, Nicocas Nurer, dit Lonesois, François Cnérox, dit Larceur, Brière, Pacauzr, dit Francogur, Esrienne Nocarer, dit Samnrt-EsrTienne, Pierre Morin, dit LA Pierre, Louis Noco, dit La Ramée, Jean Parison, dit CHAMPAGNE, Nicozas Benoist, dit La Jeunesse, Ferrann, dit LA Cueswaye, Micaez Bon, dit Jory-Cosur, Antoine Bru- AY, EsTienne Touzcarp, dit Larzeur, François Laurens, dit Ducros, Benoisr Garnier, dit Descaamrs, Rogerr Lecrann, dit Lrerann, Nicocas pe Vaux, dit Cusva- LIER, SIMON Foucauzr, Antoine Evranp, CLaune Lan- 6LoIs, dit L'Espérance, Louis Nicozas, dit La Viozerte, Prenre L'Écuisr, dit ca Rose, Simon Laverné, dit nv
Vercer, Jean LecranD, dit Sainr-Manrin, Pierre Hépou, dit pes Sagcons, Rogerr Lescanc, dit Le Picam», Cuarces Descoures, Jaques Picnon, Jaques Focrsé, dit Sans-Soucy, Jean Serccer, dit Monpraisim, Cuansss Juuen, dit L’Espérance, Hierosme Frequer, dit La Li- BERTÉ, SIMON JouauLT, dit LA VioLETTE, JEAN TRUCEAU, dit Lacarne, Jaques Berraumé, dit Laprière, Pierre Cuassis, dit Bucaanr, Rosenr Tant, dit Sarnr-Crair, Duvaz, dit Lamorte, Jaques Vençer, dit LA Viozerre, Pierre De Fonrrraux, Antoine Derteux, Gépéon Craror, AzexanDre DE LA Borne, Bcaise Masse, Jean Le Roux, dit L'Orance, Pierre Resve, dit La GayerÉ, Jean Grosser, dit LA Fortune, Anroine Egarp, dit La Tour, Louis TouveniN, dit Le Lorrain, Pierre LEvesous, Pierre Huruiw, dit ca Croix, Nicozas De Lempoix, JEAN Dugois, dit La Source, Taomas La Cnèvre, dit Cnau- PAGNE, AUGUSTIN AUDIERNE, Joseph Dara, Jean Cosser, Pierre Bancaeron, dit La Viocerte, Laurens Voivener. ADrEn Tatzzerer, dit Laronrest, Jean Genic, dit La Rose, Louis Lavois, dit Sanr-Nicogas, Anroine Lizer, dit Laronce, BarrueLeuy Buziere, dit Becaumeur, Louis Noé, Jean Cosserre, dit La Fonruxe, Pierre Cassis, dit Ducuesne, Cuarces Porcuer, Pierre Hiow, dit 1a Brie, Siméon Louvertin, dit pu Ver6er, Louis, dit La- GARDE, LA Prace, La Porte, dit Monrmorency, La Mon- TAGNE, Rassé, dit Huisze.
Tous les cy-nommez Invalides employés à raison de 20° par jour (9 p.)...... sta ae à 'AD0DON 21 janvier-8 juillet : au s° Dugois, commissaire des Invalides, pour son remboursement des journées des Invalides employez à Vincennes, Meulan, Jardin du Roy, à l'église des Invalides (4 p.) 1934 5 aoust : à Amgroise LormiEer, manœuvre, qui a esté blessé en travaillant au réservoir du petit pare. ... 5of A Czraune Herpienx, idem, blessé en travaillant au gros mur et aqueduc des Graissets............ 30ott Au s° Cavanronr, enseigne dans la compagnie de Gox- QUELBERG, en considération des soins qu'il a pris des ouvrages des rigolles de Mauregard et-de Maurepas. 200 Au s' Morec, sous-lieutenant, en considération du soin qu'il a du travail de Vieille-Église........ 9200 À Marie Cnoisezce, veuve de Jaques CHorseLce, carrier, tué dans une carrière à Satory.......... 5ot' Au nommé La Pernière, compagnon tailleur de pierres, blessé en ragréant dans léglise paroissialle de ee a A a abs doi
Au s° ne Maisox-BLancne, inspecteur, en considération du soin qu'il a pris des ouvrages de Marly.. 300 À Henry Ricuan», en considération d’un cheval qu'il
a perdu en voiturant du moilon sur les ouvrages de Mary ie Ut OL est) DNS RNReS RSA EEE AM
À Guicraue, jardinier de la dame Fonmonr, à Pacy, en considéralion de ce qu’il a aydé à charger les orangers qu'elle a vendu au Roy... 26e 4x boit
À Manouanr le jeune, jardinier au chasteau de Veret, en considération de ce qu’il a conduit dudit lieu au port de Monlouis deux citronniers que M. ne Mazarin a donné
À Marquanr l’aisné, jardinier à l’orangerie du chasteau de la Meïlleraye, en considération de ce qu'il a conduit, dud. la Meilleraye jusqu’à Tours, huit citron- -niers limes douces donnez à S. M. par mondit s° »£ LU RD hs see SUR Rte | HODR
Mazarin...
Somme de ce chapitre. . Her
THUILLERIES
11 mars : au s° Cuincmanr, garde du palais des Thuiïlleries, pour ses gages pendant les mois de juillet, aoust et septembre 1684, à raison de 300 par an..... 75
A luy, concierge de la salle des commédies dud. palais, D AR idabe AR ANE RM Le CUS es D008
A luy, ayant le soin de nettoyer et tenir propres toutes les chambres et cours dud. palais, idem........ Boot
Au s° Le Nosrre, ayant l’entretenement du grand parterre en face dud. palais, idem.............. 8704
À luy, ayant celuy des parterres en gazon nouvellement plantez ensuite des carrez en broderie, idem 625
A luy, ayant celuy du petit jardin à fleurs, idem. .
tone A De DA dE CRUE DAV CAS UP F'DMEU À luy, ayant celuy des palissades de jasmins d'Espagne dud. jardin des Thuïlleries, idem. ...... 375
À la veuve Carsonner, ayant celui de la haute allée des maronniers d'Inde et piscéas jusqw’à la moitié du ter A Cheval M ABm in ae ee RE Re GO
À lad. veuve, pour le loyer de la maison qu’elle occupe à cause dud. entrelenement, pendant le quartier de 5ott
ss CCC
NII C PAPE Aux filles de deffunt BoucaarD, ayant l’entretenement des orangers..... aan POIL Lie SORTE MT CR AS À Descors, ayant celuy de toutes les allées et plants d’arbres avec le fer à cheval. .........,... .. goof À la veuve Masson, CLaune et Exusagern LE Juce,
ses belles-sœurs, ayant celuy dud. jardin.... 519# 10° A Lawy, portier dud. jardin du costé du Pont-Rouge.
À Vicceneuve, autre portier dud. jardin du costé du MRAOTE Re een DA RES AT AR Ut À Ducnemin, autre portier dud. jardin de la porte par où l'on fait voiturer les fumiers du costé de la rue
Saint-Honnoré........; SRRÉ PAS PE ER 28 .… 958
PALAIS-ROYAL
A Grariax Bouricourr, concierge dud. palais, pour
ses, Sages, den. URSS AR SR ait 1 0 À luy, ayant le soin de nettoyer les chambres et cours dud. palais AN A te ENS ETES HOOUE:
À Cuincuanr, concierge de la salle des commédies.. BA ace à Ve ee a LUNA CNRS PAS Mae 564 5° À Czauns Bouricourr, ayant l’entretenement du jardin dud. palais... ie Me RE NE SnEn
A Gsorcs, porlier de la basse cour dud. palais du
costé de la rue de Richelieu ............. 119 10°
VINCENNES
À Micuez Tuisaucr, jardinier, ayant l’entretenement de tous les jardins dépendans dud. chasteau, pour ses LP ET D NE PNR 370h
A CneEviczraRD, fontainier, ayant celuy des fontaines dud: chasteaue, ere Ro 0e ne tD ot
JARDIN ROYAL
Le jardinier et le portier ont eslé payés des six derniers mois 1684 par ordonnance particulière, partant
Fe OT M TE à RER a. Pour mémoire.
À Jean-Bavrisre pe La Laxpe, ayant l’entretenement du vieil jardin et nouvelles palissades du pare du chas-
teau, pour ses gages, idem. ......... Nash, SaDi À luy, ayant l’entretenement de l’orangerie . .. 125
À la veuve Jgan La Lane, ayant l’entretenement du grand parterre nouvellement replanté et augmenté de
trois allées autour dans le vieil jardin ...... 337 10* A Jean pe La Lanne!, ayant celui des allées et palissades de l'enclos du pelit bois. ........... 1 8405" À luy, ayant celuy du polager......,........ 5ot À luy, ayant celuy du boulingrin........... 200k
À la veuve Beurer, ayant celui da jardin potager et des deux parierres à costé de la fontaine du chasteau MOULE 0 à RL PE PS NN ee ere à ... 11490 10°
1 En marge se lit cette note : «Jean est mort et Louis reçeu en survivance,»
A elle et Craune Berxier, sa fille, ayant celuy du nouveau jardin des gazons.................. 300 A François Lavecuer, ayant celuy du jardin et parterres devant les grottes du chasteau neuf... 119f 10° A luy, ayant celuy des canaux et colines dud. chastea: 0e ES NP RP OI TO
À Gogren, dit La Sasze, concierge du pavillon du
A Le Courecuier, jardinier, ayant l’entretenement du
jardin dud. pavillon 1000!
A Czaupe Parexosrre, concierge du Cheny proche le RAD À Gus Ricnarp, concierge de la petite escurie. 5ott
564 10° 181 15° . got
À Souraiers, concierge du vieux chasteau. .
À luy, ayant l’entrelenement de horloge...
À Gozrew, portier de la porte du parc A Czerewsousr, portier de la porte du grand parterre, A Jean Arwaupin, concierge de la Surintendance des bastimens . boit A Craune Lerssvre, concierge de la Maison de la Religion oil 20 may : à tous les denommez en Pestal cy-dessus, pour leurs gages à cause desd. entretenemens pendant le dernier quartier 1684, y compris 150off pour les gages de Simon Le Vacuer, portier de la cour des cuisines du Palais-Royal du costé de la rue des Bons-Enfans, pendant l’année entière 1684....... g94oft 15° 17 juin : à Benrmn, concierge du chastcau neuf de Saint-Germain-en-Laye, pour ses gages des six derniers mois 1684, à raison de 475 par an 2371 10° 2h juin : à tous les dénommez aud. estat, pour leurs sages du premier quartier 1685 10769 10° 11 novembre :
Somme de ce chapitre...... ho7goë 10°
à eux, pour le deuxième quartier
Eslat des gages des officiers que le Roy veut el entend estre entretenus en son chasteau de Fontainebleau, et autres dépenses que S. M. commande y estre faites pour la conservation et entretenement d’iceluy pendant la présente année.
PREMIÈREMENT
31 janvier : au s° marquis pe Sainr-Herem, capilaine et concierge dud. chasteau, pour ses gages, 3800f, outre
1200 employez dans l’estat de S. M. de la maïstrise de Melun et Fontainebleau... ..,.............. 380ott À Nous, en lad. qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. baslimems, jardins, tapisseries et manufactures, pour nos gages 380olf, outre 1200 employés dans l’estat des bois de la maiïstrise de Melun et Fontamebleau tue. ns nn tn ee Co À la veuve Louis Coquinor, garde meuble du Roy, ayant la charge de tendre et nettoyer les meubles dud. chasteau et veiller à la conservation d’iceux, pour ses gages du 1° janvier au dernier septembre...... 225ft Au s° Touroze, aiant la mesme charge que dessus, pour ses gages depuis le 1° octobre au dernier décembre 1684... PR RUES NE A EAP RE RAT R ARR L L 31 janvier-11 novembre : à la veuve pe Bray, aiant l'entretenement de la moitié du grand parterre du Roy, anciennement appellé le Tibre, nouvellement refait et replanté de neuf, pour la tonture des bois des deux carrez d'iceluy du costé de la chaussée, nettoyement desd. carrez, de loutes les allées, perrons, palissades et terrasses plantées el à planter, augmentation du rond d’eau, allées et parterres d’alentour et de la grande allée de la chaussée qui va de la cour de lOvalle au Chenil suivant le devis et marché qui en ont esté faits, pour les six derniers mois de 1684 et les six premiers de 1685 D hesniau 31 janvier-11 novembre : à la veuve Nicozas Porrer, ayant celuy de l'autre moitié du grand parterre en augmentation dud. grand rondeau, suivant le marché et devis qui en ont eslé faits pour une année, idem (A AU) PRE ER ET es 2 000 31 janvier-11 novembre : à Gagriez Dessous, autre jardinier, ayant l’entretenement du petit jardin de l’estang et du jardin des Pins nouvellement plantez, defrichez et remis eu estat, allée royalle et allée solitaire et allée du pourtour dud. jardin des Pins, allée des ormes, du Chenil et allignemens des canaux qui font la séparation du parc d’avec led. Chenil jusques et commençant le long de la closture du jardin de la fontaine de la Granderie et finissant au bout de la grande allée attenant le pavillon, eu égard à l'augmentation d’entretenement dud. jardin des Pins, suivant le devis et marchez qui en ont esté faits pour une année, idem (3 p.). 7oof 31 janvier-11 novembre : à CnasriLLon, autre jardinier aïant lenfretenement du jardin appellé de la Reyne et des orangers de S. M., pour ses appointemens à cause dud. entretenement, la somme de 12001, à la charge de fournir 200 par chacun an à la veuve Box- NAVENTURE NiveLon, vivant jardinier dud. lieu, et tondre
les buis et nettoyer les quatre quarrez dud. jardin, les allées et terrasses d'iceluy, ensemble d’entretenir les palissades des buis qui sont tant contre lesd. terrasses que contre les murs dud. chasteau, filerias et ciprès et les salettes de gazon en ovale et quarrées, comme aussy de fournir les charbons nécessaires pour l’orangerie, faire racommoder les caisses desd. orangers, raffraischir les terres toutes fois ei quantes que le besoin sera, faire sortir au printemps lesd. orangers dans led. jardin et les faire rentrer dans lad. orangerie, et généralement faire et fournir tout ce qui sera nécessaire pour led. jardin de l'orangerie pendant une année, idem (3 p.).... 1200
À Jean CamariGras, aiant épousé CATHERINE DE SErmaenac, veuve de Reuy Le Roux, auquel S. M. a accordé par son brevet du ...... la jouissance du logement du quarré qui est au milieu des palissades dud. jardin des Pins, à la charge de le faire planter d'arbres fruitiers à ses dépens sans aucuns gages. .............. Néant
31 janvier-11 novembre : à Dorcuemer, dit La Tour, pour l’entretenement et nettoyement du jardin de la conciergerie du chasteau, ensemble les arbres fruitiers, allées et palissades d’iceluy, pour une année (3 p.). 45
À Jaques Bexarp, aiant l’entretenement et netloyement de l’hostel d’Albret, les plattes-bandes, bordures et compartimens qui y sont plantez et des allées et palissades, pour une année (3 p.)............... 100
À Cuarizzon, à condition qu'il baïllera 100% à la veuve Corrarp, pour luy ayder à nourir et entretenir ee et ses enfans tant qu’elle vivra, et pour avoir par led. Cuariscon soin de nettoyer lestang et canaux dud. chasteau, oster les herbes, les jones et ordures qui s’y pourront trouver et amasser, fournir les batteaux et ustencils nécessaires à cet effet, et faire en sorte que les lieux soient toujours nets et que l’eau ne se perde, pour une ARNO le NN EN MEN UE Pan 00
À Jean Dusors, aiant le soin et nettoyement des peintures {ant à fresque qu’à huile, anciennes et modernes, des salles, galleries, chambres el cabinets dud. chasteau, à la charge de restablir celles qui sont gastées el nettoyer les bordures des tableaux et de fournir de bois, charbon el fagots pour brusler esdites salles, galleries, chambres et cabinets où sont lesd. tableaux pour la conservation d’iceux, pour une année de gages (3 p.) 6oott
À Nicozas Varin, aiant celuy des arbres fruitiers qui sont plantez dans les quarrez du grand parterre de Fontainebleau et le long de la muraille du costé de Ja Coudre, des allées d’ipreaux, nettoyement des tablettes du canal, labours du pied des arbres fruitiers et des platies bandes de l’allée des meuriers, ensemble le net-
toyement des ruisseaux et fossez qui escoulent les eaux du parc, suivant le devis et marchez qui en ont esté Fate san (ip 0 A Et ee + Babt
À la veuve Louis Dessours, jardinier, aiant celay de toutes les tontures du devant des grandes palissades dans les cinq principalles allées en toute leur hauteur, et les tentures des petites allées de traverse à 20 pieds de haut, la tenture du derrière desd. grandes et petites palissades à 10 pieds de haut, les plattes bandes au pied de devant desd. palissades dans les grandes et petites allées de { pieds de large, et les labours et défrichement au derrière d’icelles grandes palissades de 10 pieds de large et au derrière des petites de 6 pieds de large; plus, les tontures des palissades de l’allée nouvelle du costé des pins qui conduit à Avon seront faites devant et derrière, et les plattes bandes de labours comme dessus en la longueur de lad. allée contenant 600 thoises ou environ, avec le nettoyement de la grande place en face des cascades et teste de canal, lesd. tontures, plattes bandes, labours et nettoyement dans le meïlleur estat qu'il se pourra dans chacune des années desd. cntretenemens; plus de faire des’ dégorgemens générallement quelconques au pied de loutes les palissades, idem OX SACS LR AR PA PS UE EE re 2000
31 janvier : aux Religieux de la Très-Sainte-Trinité dud. Fontainebleau, tant pour l’entretenement d’une lampe d'argent garnie de ses chaisnons que leurs .Majestez ont donné pour brusler nuit et jour devant le trés saint sacrement de lautel que pour la fourniture et entretenement des ornemens et paremens d'autel, linge et luminaire pour la célébration du service divin pour l'Année CntTePE rs Lames Rte 4e DOON
31 jañvier-11 novembre : aux Religieux de lhospital de la Charité d’Avon, pour la pension que S. M. leur fait par chacun an pour la subsistance des malades dud. Fontainebleau, pour une année (3 p.)........ 180oot
À Vorriéeanr, ayant l’entetrenement de tous les batteaux sur le canal, idem (3 p.).............. 900f
À Louis Dusois, au lieu de Martin Jamin, concierge du logis de la Fontaine dud. chasteau et jardinier des jardins en dépendans, pour ses gages de concierge et jardinier, à la charge de bien et soigneusement entretenir lesd. jardins, labourer au pied des arbres, rateler les allées, tondre les palissades et générallement tout ce qui sera nécessaire dans led. entretenement, idem LOD hide en ei eT ie iaubibecepors ÆOON
À la veuve Grocner, avant l’entretenement et restablissement de toutes les couvertures d’ardoise et de thuille du chasteau, jeu de paume couvert et orangerie,
ANNÉE 1685. — DRAPS D'OR, D'ARGENT ET DE SOIE
galleries, hostel d’Albret, de Ferrare, des Religieux, et générallement de toutes les maisons dépendantes dud. chasteau et appartenantes à S. M., pour une année de gages. (9:pihe sens danbmemeehinié tie ee ne rie 1BOOON
A Tisserann, aiant celuy de toutes les vitres dud.
chasieau et dépendances, idem (3 p.)........ 12008 À la veuve Vieuxponr, aiant celuy du jardin potager et fruitier du jardin neuf (3 p.)....... durent 180tt
À la veuve Anpré Girar», plombier, pour lentretenement des plomberies dud. chasteau et dépendances, et restablir les plombs rompus, idem (3 p.)....... 5oott
À René Nivezcow, pour le nettoyement et entretenement du jeu du Mail et des palissades d’iceluy, ensemble du berceau des Meuriers entre les canaux du Chenil, Mon (3 M hr reus AR HP ROBE OS
Au s° Pierre Francines, alant l’entretenement et nettoyement des citernes et reservoirs, regards, conduites des bassins des fontaines dud. chasteau, en sorte que les eaux ayent toujours leurs cours ordinaires, idem (3 p.). HSE NO Te RL D TEE D die 1320tt
31 janvier : À Nicozas Tatérny, ayant la garde et conciergerie du Chenil et entretenement des allées du parc, pour l’année entière... ....... NN AIO ON
31 janvier-11 novembre : à GazzanD, ayant le soin et nourriture des carpes et cignes dud. canal et des 1080t
31 janvier : à Nicocas Dupont, gentilhomme ordi-
estangs du chasteau, idem (3 p.)..... + tue
naire de la Vennerie, et Nicozas Duponr, son fils, en survivance l’un de l’autre, suivant le brevet de S. M. dus rire , par forme de pension, à cause de lentretenement de la volière qu’il avoit auparavant qu'elle fust convertié'enorangerte, 4, 434245 in Gootl
À Dsspzars, garde de la basse cour des cuisines. 5ott
À Roserr Jam, aïant la charge de garde de la basse cour du Cheval Blanc............... 374 10° à Jaques Besnarp, aïant la garde et conciergerie de l’hostel d’Albret, pour l’entretenement de la maison, cour et escuries qui en dé-
31 janvier-11 novembre :
pontenl (a ph naisuns, Se OT le 100tt À Louis Larour, ayant la charge du nettoyement des cours dud, chasteau (3 p.)........... Re TL
A Touzer, concierge du pavillon où logent MM. les surintendans des finances, pour ses gages; à condition de bien neltoyer led. pavillon, cour et escuries d’iceluy COR CR RER RE ne 4. e0on
À la veuve Cuarces Gervais, portier du parc (3 p.) PRE DRE E DRS Re CFP RS RU.
À Cosue Penir, portier de la cour du Cheval Blanc CDS PS RS Ne Lotus a00t
À Jaques Dorcuneuer, dit LA Tour, pour avoir soin de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les loge-
mens .dud, chasteau (3 p.)..............:.,, 30o0f À Cuamisron, ayant le soin de monter et d'entretenir l'horloge (3 p.) ...... RARE A En D A set 4POON
Somme totale du présent estat.. 277961
DRAPS D'OR, D'ARGENT ET DE SOYE
h mars : à Marceun Cnarzier, marchand, parfait payement de 92001! pour 23 aunes de gros damas blanc de 3 aunes de large, broché d’or aux chiffres de S. M., pour faire quatre rideaux à la gallerie du chasteau de Versailles, à 4oott laune. .......... 2 0 5a0ot
11 mars : à luy, pour 58 aunes 1/4 de drap d’or broché et d'argent frizé, ombré de rouge cmmoiïsy à ramage d'un cornet d’abondance et feston fond de satin blœu Glo7h 10° 18 mars : à luy, à compte des étofles brochées d’or
qu'il a fourni, à raison de 110! l’aune. . ..
QU AO ONU LR NC 10000 er
1% avril: à luy, pour 11 auhes 1} de gros damas blanc de 3 aunes de large, broché d’eœ aux chiffres de
S. M., à Aooît l’aune....... ART Ne h6oot 15 avril : à luy, pour les étoffes qu'il a fournis pour les broderies qui se font à Noisy. ..... mire 10000)
29 juillet : à luy, pour 6 aunes de tffetas rouge qu'il a fournis pour idem......... ERA TARN SF HDITA 14 octobre : à luy, pour 4 aunes 1/2 de moire verte et 3/4 de taffetas vert idem. ........ RARE" IDE à 25 novembre : à Îuy, pour parhit payement de 28963 15°, à quoy montent 51 awes 3/4 de gros damas blanc de 3 aunes de largeur. broché d’or aux chiffres de S. M., à Aooï l’aune, et 75 aunes 1/8 de brocart d’or et d'argent sur fond de satin blœu, à 110f ÉATAOeS à en do A CR AMEN ESS .... 8963 15° 15 novembre-9 décembre : à luy, à compte de ses foupiituses a pi} durs ns . 20000# 15 avril : à Marsozier, marchand, jour 86 aunes 8/4 de velours de Gênes cramoisy et une æune 1/4 de moire verte qu’il a livré pour Noisy............. 2170h 6° À Gaxor, autre marchand, pour 5o aunes 1/4 de velours de Gênes cramoisi qu’il a lié pour Noisy, à raison de 254 l’aune....... do Li 1506 5° 22 juillet : à Carpentier, marchand, pour 16 aunes, moins 1/16, de brocard fond d’or trait, les fleurs nuées, qu’il a livré au garde-meuble, à raisoz de 8of l’aune.. ANPÉSROMERE à pi
se ... CC
16 décembre : à luy, pour 14 aunes de velours blœu, pour les tablettes du cabinet des médailles, . .... 2664
29 juillet : à Lazeu, tireur d’or, pour l'or filé qu’il «a 86ott 1°
à Vivien, pour deux bottes 4 onces dle
fourny pour les broderies de Noisy........
1h octobre :
SONO A foupalis ii Le lun, iii 35 16°
29 juillet-14 octobre : à Bourer, pour plusieurs pe-
tites fournitures qu'il a faites (2 p.)......... Lot 8° Somme de ce chapitre. ..... 61563 10°
MAÇONNERIE
31 décembre 1684-15 juillet 1685 : au nommé For LAIN, Maçon, pour ouvrages de maçonnerie par luy faitts aux maisons de S. M., à Paris, où logent M. le Pre:mier et les officiers de la petite escurie altenant les; gale:ries du Louvre, et autres réparations (2 p.). 2074 4° 4°
h mars-20 may: à Jean Maruigu, maçon, pour ouvrages de maçonnerie faits au Louvre au devant de lia façade du costé de Saint-Germain-l’Auxerrois, à Paris, el lieux en dépendans, en 1683 et 1684 (2 p.). 260 7° 9)°
h mars : à luy, pour ouvrages par luy faits à la Sa- YHANPTE RACE, Sue Ain via De di sa daa le 3/13
3 juin : à luy, sur ses réparations à une maison rute du Chantre, appartenant à S. M........... Got 17°
29 juillet : à luy, pour réparations au garde-mewbile… Me RL NU tie MO Vie ee Le ON ne fe
2 septembre : à luy, idem à l’hostel des Ambassadeurs EXPAONTNAITES. AA Me URL Hi 1auft 43°
25 novembre : à luy, idem à la Faisanderie, chasteawu de Madrid et porte du bois de Boulogne... 159ft 11° ke
23 décembre : à luy et Micuez Basrarp, maçons, pour menus ouvrages aux nouveaux fourneaux à cuire less mé:
daïlles aux balanciers du Louvre......... 754 46° 55°
10 septembre : à Marmisu, pour ouvrages faits au de»dans du logement de la Samaritaine .......... 15otft 7 octobre : à luy, idem au vieil Louvre et à une mmai-son rue Saint-Honoré appartenant au Roy. . 598# 8° 3:° h mars: à Marti Le Pas, maçon, pour ouvrages et réparations de maçonnerie au Collège royal des Trois:- Évesques en 1684..,..... ENT HA Gi 87% 11° 8° 29 mars : à Taomas Pinarp, maçon, pour ouwraigess de maçonnerie au vieux Louvre et aux escuries de Mon:- PAU D AT di the aigu ae 219 1° 11°
22 septembre : à luy et Jean Maruieu, pour ouvragess de maçonnerie faits en 1682 aux maisons appartemamtess
au Roy, sçizes rues du Chantre et de Saint-Honoré . . . . RAA A DU RUES SUV LA RL D Rae are ne
8 avril : à Prenor, entrepreneur, pour ouvrages à une maison sçize rue Saint-Vincent, à Paris, appartenant à SMS SEM ANAOR VER DRE SANS CR LE 160t 13° 4
19 aoust-25 novembre : à Tricor, maçon, pour le payement des ouvriers qu’il a employé à travailler à la démolition de l’hostel de Vendosme (6 p.)..
16 décembre : à lny, pour journées d'ouvriers et menues dépenses. #08. MERCURE MERS 687 4°
2 septembre : à Nicoras Maïcrer, pour deux baraques qu'il a faites pour mettre la figure équestre de S. M., l’une au bout du pont Rouge, à Paris, et l’autre au bout du‘pont de Bees. MT Us arcs 593#
31 décembre : à luy, pour son payement des ouvrages de maçonnerie par luy faits aux Thuilleries dans l’appartement du s° Le Nosrre, aux murs de terrasse du jardin, au vieux Louvre, au logement des balanciers des médailles, aux grandes escuries, Palais-Royal et ailleurs Re Ne RS RU NEA e he Es ne Pa Ps ia ne 848# 18° 10°
28-31 décembre : à luy, pour ouvrages faits pour le rélablissement du logement des ballanciers des médailles aux galleries du Louvre (2 p.)........ 1995 15° R°
6 may : à luy, pour réparations faites en trois maïisons de la rue Saint-Vincent, appartenant à S. M..... SR D ee AS DS DRAM AUS OR 1001 6°
13 may : à luy, pour réparations faites aux grandes escuries de S. M. en 1684............ 87ott 14° 8°
10 juin-25 novembre : à luy, pour réparations faites aux appartemens de Monsieur et de Madame et en di- 19884 15° 84 : à luy, pour réparations des logemens 595# 3° 4° à CLaune Tapoureur, maçon, 1400
vers endroits du Palais-Royal (2 p.)....
23 décembre au-dessus de l’orangerie des Tuileries... .
16 septembre :
accordée par S. M. à M. le baron De Beauvais, pour le restablissement des remises de carrosse, escuries et logement au-dessus qui estoient en ruine à la maison de la Muelte, sat Re SR Rs .. 1400
1h octobre-18 novembre : à Boucuer, plastrier, pour. 194 muids 13 voyes de plastre qu’il a fourni pour la construction du grand model du piéd’estal de la figure équestre de S. M. élevée au milieu du jardin de l'hostel de Vendosme {3 p.)..... RULES 1370ott 5° 5%
a5 novembre : à GRANDGUILLAUME, entrepreneur, pour son payement des ouvrages de maçonnerie, fouilles et transports de terre qu'il a fait pour la construction de la Patte-d’Oye du pont de Sève........... 843att 0°
Somme de ce chapitre... .. 2085att 3° af
CHARPENTERIE
k mars : à François Simon, charpentier, pour réparations de charpenterie qu'il a faites aux Maisons de S. M. où logent M. le Premier et les officiers de la petite escurie attenant les galeries du Louvre ..... 358h 9° 3°
À luy, pour ses ouvrages au logement des balanciers des médailles aux galleries du Louvre .... 6664 17° 6°
6 may-2 seplembre : à la femme dud. Simox, pour ouvrages de charpenterie faits tant aux deux baraques pour mettre la figure équestre de S. M., l’une au bout du pont de Sève et l’autre au pont Rouge, aux grandes escuries, aux barrières de l'hostel des Ambassadeurs, Palais-Royal et autres endroits (5 p.)..... 2080 8° 74
8 avril : à Josson Viror, charpentier, pour ouvrages faits en une maison, rue du Chantre, appartenante à LAS EE HT AE PLU
13 may : à luy, pour équipages et frais de voitures faits pour les figures de marbres menées de plusieurs endroits tant à Paris qu'à Versailles ............ 9484
25 mars-13 may : à luy, parfait payement de ses ouvrages de charpenterie et équipages pour le débarquement de la statue équestre du Roy (2 p.).... 7284
9-23 décembre : à luy, pour menus ouvrages de charpenterie, essayement et chevallement dans la cour du Louvre et en plusieurs endroits des Maisons Royalles, à Paris (2 p.).... 10794 19° 6°
15 juillet : à Nicocas pu Macxy, charpentier, pour ouvrages de charpenterie faits à l'appartement du s' abbé Tesru, au Palais-Royal...... 1: 6871 6"
7 octobre : à luy, pour réparations faites à Vincennes, à la Savonnerie, aux Gobelins et au garde-meuble. .... 1374 5° 4%
25 novembre : à luy, idem à la faisanderie du chasteau de Madrid... ... ROLE LA Let à
10 juin :
à Louis Cow, dit Manei, charpentier, à compte de la façon des bois qu’il met en œuvre à la Samarilaine du Pont Neuf, à Paris. .. 300
29 juillet : à Maneix, charon, parfait payement de 13734 1°, à quoy montent les réparations par luy faites aux binards du Roy en 1683.............. 773" 1°
2 seplembre-7 octobre : à Poisson, charpentier, payement de 9803 pièces 1/2 de bois de charpente qu'il a démolis à l’hostel de Vendosme, à raison de 3ott le RS a TA OR Po 2 nt Li
Somme de ce chapitre.... 10228 11° 64
COUVERTURE
8 avril : à la veuve CuarueL, couvreur, pour ouvrages
de couverture faits à plusieurs maisons appartenantes à S. M., rue Saint-Honoré et rue du Chantre, en 1682... : 200 5° 11
7 octobre : à elle, pour ouvrages de couverture de thuille faits par led. feu Cuanuez à l’escurie de M. d’Ar- . magnac, aux Thuilleries Mdr Root
CRC | CAC DEC Ce TOC PE RCE AT SAT SP SAN DRE
2 seplembre : à Esriexxe Yvon, couvreur, pour ouvrages de couverture faits aux deux baraques du pont de Sève et pont Rouge, pour mettre la figure équestre de SNS ... 357 2°
10 septembre : à luy, pour réparations de couverture au Palais-Royal et palais Brion pendant l'année 1684. Go5tt 11° 74
25 novembre : à luy, pour ses réparations à la faisanderie de Madrid AA. Om :D:
2 septembre-7 octobre : à Noëz Marri, couvreur, pour ouvrages de couverture d’ardoise et de thuille qu’il fait tant au chasteau qu'aux escuries de Vincennes (2 p.).
FES
Somme de ce chapitre... .. 3366# 12° 9%
Se
MENUISERIE
25 febvrier-25 novembre : à Jusrine, menuisier, pour réparations de menuiserie faites aux Maisons du Roy où logent M. le Premier et les officiers de la pelite escurie, à la pelite escurie de Monseigneur, hostel des Ambassadeurs et au Palais-Royal chez l'abbé Tresru CRD 658 18° 2°
25 febvrier-10 juin : à Esrienne Care, menuisier, pour ouvrages de menuiserie aux logemens des balanciers aux galleries du Louvre, au Palais-Royal et autres Maisons appartenantes à S. M. (3 p.)... 1532 19° 4
25 febvrier : à luy et Rocer, pour soïxante tabourets et vingt-deux mestiers qu’ils ont faits et fournis pour les brodeuses de Noisy...... 258 10°
29 juillet : à Rocer, pour son payement de six mes- HO M TR vont
13 may : à Pierre Guérin, menuisier, pour ouvrages de menuiserie faits aux grandes escuries de S. M 3864 19° A
26 aoust-10 septembre : au s° pe Vie, menuisier, pour journées d'ouvriers qu’il a employé à la démolition de la menuiserie de l’hostel de Vendosme, el pour son remboursement de journées et d'outils qu’il a acheptez EU RE ES UE AIRES nn DR D
18 novembre : à luy, pour ses journées et pour calibres et règles qu’il a fournies pour servir au modèle du piéd’eslal de la statue du Roy aud. hostel..... 12098 5°
2 septembre : à Hugsrr Le Roy, pour journées qu’il
IMPRIMERIE NATIONALE
oo co
a employées à détacher la menuiserie pour découvrir les poutres et cloisons des appartemens du Roy el de la Rae eue he... Vies Ua CR DS 10
25 febvrier-16 décembre : à luy, payement des ouvrages de menuiserie faits au chasteau el à la ménagerie de Vincennes en 1684 (5 p.)..... hhase ve: HI L0!
9 décembre : à pu Var, sur ses ouvrages de menuiserie en divers endroits des Maisons Royalles à Paris. .
de menuiserie faits au logement des balanciers des médailles dans les galleries du Louvre.......... 69h 5° 25 febvrier 1685 : à luy, à compte d’un modèle de bois d’un balancier pour le service de S. M...... 15ott 13 may : à luy, pour avoir démonté, remonté et racommodé les armoires de la bibliothèque de S.M.. 37h 15 juillet-16 décembre : à luy, pour ouvrages de menuiserie faits au Louvre, aux Tuileries et en plusieurs endroits des Maisons Royalles (3 p.)..... 6511! 19° 3° 22 septembre 1686 : aux nommez Tannsvor et Mau- GER, pour ouvrages de menuiserie faits aux maisons des rues du Chantre et Saint-Honnoré, appartenantes à S. M., CHARS NRA ner be sp utes BNP
Somme de ce chapitre... .. Go86ft 11° 2°
SERRURERIE
25 febvrier : à François Lucas, serrurier, pour réparations de serrurerie faites aux Maisons du Roy où logent M. le Premier et les officiers de la petite escurie proche les galleries du Louvre......... 1364 15° 10°
11 mars : à luy, idem aux logemens des balanciers des médailles aux galleries. .......... . 7634 6° 11°
8 avril : à luy, idem à deux maisons sçizes rues Saint- Honoré et du Chantre, appartenant à S. M.... 916 4°
6 may : à luy, idem à une maison rue Saint-Vincent, occupée par le s' Descorz................ UULETSS
13 may : à luy, idem à l’hostel d’Armagnac et aux grandes escuries de S. M........... NEO de
29 juillet : à luy, pour ouvrages aux uslencils servans aux balanciers......... Se RE ve 60oî
16 septembre -16 décembre : à luy, pour le payement des compagnons serruriers qu’il a employez à defférer les appartemens de l’hostel de Vendosme et pour le restablissement des serrures qu’il a fait au magasin et aux appartemens des s'° Descaasteaux et DE Lessor, et au model du piéd’estal de la statue du Roy (3 p.)....... bnhaue se des A ile nue ei ADO
7 octobre- 2 décembre : à luy, pour ouvrages an mou-
lin, laminoirs et balanciers des médailles et ustencils du monoyement desd. médailles (2 p.)..... 88ait 19° 10° 25 novembre : à luy, pour ses ouvrages à l’appartement du s° abbé T£sru, au Palais-Royal.. 15ott 14° 8° 25 febvrier-7 octobre : à Nicozas Le Ro, serrurier, pour ouvrages de serrurerie et diverses réparations au chasteau de Vincennes (5 p.)......... 435 18° 10° 8 avril : à Rosert Bourer, pour ouvrages de serrurerie faits à une maison appartenant à S. M., sçize rue Saint- Hongré.. se: iv aus Eh uen le Hat :5" 6° 6 may : à luy, pour idem à une maison, rue Saint- Vincent, occupée par M. le marquis pe Concis. 47tt 13° 13 may : à luy, pour réparations à l’hostel d’Arma-
Fa ET. RSS PC di se ON bi dk, PRE EU D 10 juin : à luy, pour réparations au Palais-Royal en PE LA O db OR ae ddr ide 681029" 8"
2 septembre : à luy, pour réparations à l’hostel des Arabéssndénrgss. ie Loue duels, 6 rame 18° 25 novembre : à luy, pour ouvrages à l’appartement de l'abbé Tesru, au Palais-Royal. ......,... 81ft16° 8 avril : à Mawei, pour ouvrages de serrurerie au grand bureau du Cabinet des curiositez ........ 55ok h mars-24 juin : à Gizce Bus, parfait payement d'une vis et autres ouvrages faits au balancier des galleriés du Louvre Dh tt hear 1300 10 juin-29 juillet : à luy, pour avoir nettoyé et repoly plusieurs serrures aux portes des appartemens du chasteau de Vincennes en 1683 (2 p.)........ 194# 3° 9° 20 juillet : à Ducuesne, serrurier, pour son payement de 112 chevilles pour les broderies de Noisy... at 8° 26 aoust : à Jsan Casrin, serrurier, pour ses ouvrages pour la construction d’un moulin à passer les lames servant à faire les jettons aux balanciers.......... g15f 2 septembre : à Henry Vaurrain, pour six armatures de fer fournies aux six grands gnéridons livrez par les nommez De Viuzers et la veuve Germain, orphèvres. 1808 9 décembre : à Gzaure Pouvain, serrurier, pour ouvrages faits au Jardin royal des plantes... .. 108 4° 34 6 may : à Bouzeuer, serrurier, sur ses ouvrages aux deux fourneaux des fonderies de Kezzer et aux grilles des atteliers pour réparer les cires et les bronzes. 5oott 10 juin-10 septembre : à Bzancagron, sur les ouvrages de serrurerie qu'il fait à la rampe du Pont Neuf C3 Pubs debit: ee éme Ps datée à done MAD
Somme de ce chapitre... .. 8557 16° 8°
VITRERIE
h mars-9 décembre : à Cnarues Jawson, vitrier, pour ses ouvrages de vitrerie au logement des balanciers,
Palais-Royal, palais Brion, Louvre, garde-meuble, aux maisons de la rue Saint-Honoré et du Ghantre, en 1682 000 (10 D UE Menu ans e 2391 6°
2 septembre : à Puicipes Bear, vitrier, pour réparations de vitrerie à l'hostel des Ambassadeurs. 1014 9° 3°
10 septembre : à la veuve Jaquer, pour réparations de vitrerie au chasteau de Vincennes et à la maison des Gobelins........ MERE | AT ES 57h 19 1°
PAVÉ
25 febvrier- 25 novembre : à Simon ANELLE, paveur, pour ouvrages de pavé au logement des balanciers des médailles, aux galleries du Louvre, aux petites et grandes escuries, Palais-Royal, garde-meuble, terrasse des Thnilleries, aux maisons de la rue Saint-Vincent (7 p.).... DER OUT AS ART Re 2 ie Dies a TES 07
8 avril: à Jean-Barrisre Augry, paveur, pour ses ouvrages aux maisons sçises rue du Chantre el rue Saint- Honoré NS a tre MERE à 1h41tt 13°
Somme de ce chapitre... .. 15864 15° 3°
TERRASSES,
18 novembre : à Brocuer et BeLLerLeur, lerrassiers, parfait payement de la fouille, voiture et entoisement par eux faits des matériaux provenant de la démolition des fondations de l’hostel de Vendosme (2 p.)........ NE D AR a ee SA AE Aa à HS 10038 13°
14 janvier : à Pierre Jucais, marchand de bois, pour dosses de batteau qu'il a livrées pour le service de $. M. D bent de à 02 0 BE 0 d'ARDAtOr Ed be Mt h76t 10°
À François Duvaz et Carisropuze Le Jeune, vuidangeurs, pour vuidanges dé fosses faites tant au Palais- Royal qu'aux Thuilleries, à Paris............. 305
8 avril : à eux, pour vuidanges faites aux trois maisons appartenant à $S. M., rue Saint-Honoré et rue du
Ce Le ad nl case 1634 17° 9° 10 septembre : à eux, pour idem en plusieurs Mai- OU Hello. sus dei Lei dede dus ... 278#
28 janvier : à Jaques, fondeur, tant pour la fonte de deux miliers pesant de cuivre pour servir à fondre les grandes figures de bronze d’après l'antique que pour le port à l’Arsenal.......... PAT ARENE D AE 2h
28 janvier-16 décembre: à Sauvez Bourer, marchand, pour plusieurs fournitures par luy faites pour les broderies que S. M. fait faire à Noisy (6 p.)...... 2271 9°
28 janvier : à Doussor l'aisné, grefher de l’Escritoire,
pour 94 vacalions et 2 journées qu'il a employées à la campagne aux toisez et visites des ouvrages faits dans les Maisons Royalles, à raison de 6# par vacation, et 16t chaque journée à la campagne............... 596#
28 janvier-2 décemb:e : à Nicouas Ricnow, voiturier, pour plusieurs voitures de figures, terres, poisles, trenches de marbre levées des blots délivrez aux sculpteurs, et autres transports (3 p.).............. 1733 17°
28 janvier : à Gayxor, marchand, pour 31 livres pesant d’acier de carme qu'il a fourni pour les poinçons et
carrez des médailles de S.M................. 334 20 may : à luy, pour 978 livres d'acier idem, à 16° AR MP tee ro EUR NES RE LAN 78h 8°
8 avril : à luy, pour 104 livres d’acier idem.. 1314 1° juillet : à luy, pour 323 bottes 5 onces 6 gros de soye envoyée de Lyon pour employer à la manufacture des Gobelins sus US SU ELE LUA h615 25 febvrier : à Spire Bré, épinglier, pour ouvrages de gros fil de fer qu’il a faits et posez aux grilles du petit parc du chasteau de Vincennes ............ hat 15° 28 janvier : au s° Fossigr, pour remboursement de pareille somme payée pour avoir fait voiturer d’Angerville-la-Rivière à Versailles une figure de marbre représeminnt. Orphée, jai RCE ous 563 1° 28 janvier-12 septembre : à luy, pour remboursement de menues dépenses concernant les Bastimens en 1684 CP CE 5 UN) APRES EME nRS ENTRE QE 22194 6° 6° 28 janvier : à luy, pour remboursement de pareille somme payée pour 4933 pieds 9 pouces de superficie carrez de sçiage faits par plusieurs sculpteurs et marbriers, à raison de 12° et 18° le pied... 3o218t 10° 6° 15 avril : à Juy, idem, pour 2722 pieds 9 pouces 6 lignes de sciage de marbre............. 22874 5° 6° 7 octobre : à luy, idem, pour 8690 pieds 5 pouces 11 lignes de marbre délivrez à plusieurs sculpteurs... . bo ra co eee EAN ME AA 5a3ott 6° 5“ 8 juillet : à luy, pour ce qu’il a payé aux ouvriers qui ont travaillé à faire un bassin de pozolane au jardin de l’orangerie aux Thuilleries.. . ........,.... 120 4° 12 septembre -1 4 octobre : à luy, pour estre employé suivant le réquisitoire du s° pe La Cuapezx Bessé, au payement des ouvriers qui travaillent sous le s° Borzacui à conduire la statue équestre de S. M. de Sève à Versailles, depuis le 27 aoust jusqu'au 28 septembre Capa de meer au ANS 11734 9° 6° 15 febvrier-7 octobre : à Gagriec BLancæar», peintre, parfait payement de 12381 13°, sçavoir : 11240! 10° pour trois tableaux qu’il a acheptez dans son voyage, 1800ft pour ses nourritures et voitures, et 1341 3° par
gralification, déduction faite de 7500 et 3600 remboursés au s° CLencx, les 13 may et 14 aoust derniers, pour les letires de change qu'il a tirés à Anvers sur le s' Gurzcaune Lanprin, et à la Haye sur le s'° Anpré Brun CS nee anne Dal Un éxv.31008
9 décembre : à luy, pour supplément de la gratification à luy accordée pour le voyage d’Angleterre et d'Holande qu’il a fait pour chercher des tableaux pour S. M.
ER RUS à us abus. . 7484 18° 4°
11 mars-13 may: au s° DE LA Forusr, pour remboursement des sommes qu’il a payées pour plusieurs réparalions faites au bastiment de la pompe du Pont-Neuf et à lhostel des Ambassadeurs (2 p.)...... 13764 5° 0°
25 mars : à Gouroy, tourneur, pour une vis en bois et boîte d’escrou qu'il a fait pour servir de modèle au grand balancier des médailles. .............. 150
25 mars : à Douscer, tapissier, pour étoffes qu'il a fourni pour garnir cinquante labourets et vingt-quatre méliers pour servir aux broderies qui se font à Noisy. Log
8 juillet : à luy, pour étoffes et façon de douze tabourels garnis de moquette qu’il a fourni pour le chasteau de Noisy. nrn sh aude rate LA, RATE 814 6°
8 avril-2 septembre : à Cuarces Hérauzr, peintre, pour remboursement de ce qu'il a payé pour porter et rapporter plusieurs tableaux pour le cabinet de S. M. à Venales: Ca ne) Level ne ha3h
8 avril-7 octobre : à Forcoy, fontainier, pour le rétablissement des tuiaux de fontaines et rétablissement des bassins qu'il a faits dans le jardin des Thuilleries et de la Samaritaine (2 p.).............. 31914 19° 1°
1° juillet : à luy, pour drogues par luy fournies pour lès vaisseaux du canal, 2... Vintat oo 1013 5°
8 avril : à Denreu, sculpteur, pour le voyage qu'il a fait au Havre pour débarquer et conduire la statue équestre du Roy du Havre à Sève............ 280ot
19 avril : au s° Loir, mathématicien, pour continuer le voyage qu’il a entrepris pour l'observation de la ligne 6oott
15 avril-11 novembre : aus" pe ra Lev, tireur d’or, pour or filé, clinquant, frange et molet, et dentelle qu'il a fourni pour les broderies qui se font à Noisy (5. Dh RS AE RE PR OL RE 4664 18° 64
15 avril : à Jaques Ercor, marbrier, pour avoir gravé et toisé des tranches de marbre sciées dans les blots délivrez aux sculpteurs et marbriers (2 p.).. 2394 4° 11°
méridienne jusqu’à Perpignan. ...... LT
2 décembre : à luy, pour un voyage qu'il a fait à Versailles et un que son fils a fait à Fontainebleau pour le rélablissement du pavé de la chapelle... , ..... 264
22 avril: au s' BazLon, remboursement du port de deux caisses de plantes venues par la voye de Grenoble pour le Jardin Royal. ...... RTE Ut” 30H 15°
Au s° Banin, remboursement des frais qu’il a fait à faire fouiller une mine de charbon de terre entre Mante et la Roche-Guyon, près la rivière de Seyne..... 920ft
À Pigrre pe La Porre, remboursement de ce qu'il a payé à plusieurs ouvriers qui ont travaillé au débarquement de la statue équestre du Roy............. 81
23 avril: au s° ps Laccos, pour remboursement de ce qu'il a payé à François Locusron, à compte de la voiture des escoupes! que l’on amène de Chasselas? à Paris pour le service de S. M... ............. 200t
6 may: à Manceux et consors, pour avoir déchargé les caisses et figures et les marbres venus avec la statue équestre au port Saint-Nicolas du Louvre. ..... 165
À Fiat, pour remboursement de six pieds de tuiaux de plomb de trois pouces employez à la Meutte du bois de Boulogne et autres réparations à 11 thoises de tuiaux Gott
À Prerre Bourçeois, marchand, pour 44 tonneaux de terre d'Hollande qu’il a livrez au magasin de S.M. 11174
18 may : à Jean Le Dau, baltelier, pour voitures par eau qu'il a fait des équipages nécessaires à débarquer la statue ‘équestre deb MNT, Le Me 208
20 may: au s° De Turueniss, trésorier général de l'extraordinaire de la guerre, pour son remboursement de ce qu’il a fait payer par son commis à Arras pour le prix de la tombe de Monseigneur le duc pe Vermanpois. 300t
3 juin-7 octobre: à Cuevisrann, fontainier, pour réparations qu’il a faites aux tuiaux de la conduite des eaux du chasteau de Vincennes (2 p.)........ 6oït 6°
de grais au mesme lieu... ....,..,.4.....,....
CCC CC
3 juin : à Anroine Peceryer, voiturier, pour la voiture de cinq caisses d’arbrisseaux et une boète de graines envoyez de Provence pour le Jardin royal des plantes. . 97" 5°
10 juin : à Vearce, fondeur, pour son payement de L2 palliers de cuivre qu’il a fournis aux balanciers des médailles de S. M., à 18° la livre. ..... .. 2808 9° 6°
17 juin-26 aoust: à Jean Viviex, marchand, pour cinq bottes et une once de soye aurore qu’il a fournies pour les broderies de Noisy (2 p.)......... . 784 16°
À Pierre Varnisse, ramonneur, pour avoir ramonné et racommodé cinq cheminées au Louvre... .. 144 15°
! Sorte de pelle de mineur.
* Est-ce Chasselas, village de Saône-et-Loire, arrondissement de Macon ?
24 juin: à PaumEr, pour son remboursement des matéreaux des logemens et closture par luy faits derrière le corps de garde des Suisses, au palais des Thuilleries, à présent occupez par Jean Cuvimer, Jaques Enco et Pierre Lisqui, marbriers, pour les ouvrages de S. M.
He 00 RSR Na ha hooft
A Cozco, Le Movxe, Le Roy et Viccarnin, pour sept
batteaux qu’ils ont fournis pour le service de S. M... &6gît 10°
1° juillet : à Lasarre, pour sept batteaux qu'il a Hvrez pour le service de S. M. sur la rivière d'Eure. 7551
1° juillet-7 octobre : aux Lrarps, pour 551 taupes prises dans le petit parc de Vincennes en 1684 et 1685, à 3° 6? chacune (2 p.) 96 8° 6°
15 juillet : au s° Cnéron, voiturier, pour remboursement de la voiture des plantes et autres marchandises envoyées de Lyon à Paris par le s° Tournerorr....
15 juillet-25 novembre: à Anroinxe Gowox!, tourneur, pour plusieurs pièces d’acier, bois et plomb qu’il a tournez pour les balanciers des médailles de S. M. (2 p.)..
25 juillet: à Jean Orpenor, ébéniste, pour compartimens faits aux deux bureaux du petit cabinet de S. M.
29 juillet: au nommé Kerver, fondeur, pour neuf poisles, une platine de cuivre jaune et plusieurs tuiaux de cuivre rouge qu'il a fourny pour plusieurs Maisons Royale ss Ce lee ee de hg46% 5°
29 juillet-2 décembre : à Burar», potier de terre, pour carreaux et briques de terre de creuzet qu'il a fournis pour la construction du fourneau de la grande fonderie à l’Arcenal (2 p.)............... 7284 16°
29 juillet : à La Haye, graveur, pour deux carrez qu'il a gravez pour les médailles de S. M., l’un représentant une Victoire avec un caducée pour la Trève, et l’autre représentant le Rhin et Strasbourg
A Aury, graveur en acier, pour deux carrez qu'il a gravez pour le service de S. M
29 juillet: à Burrerriezr, pour instrumens de mathématiques fournis à l'Observatoire pour le service de
À L'Heruinor fils, brodeur, travaillant aux broderies que S. M. fait faire à Noisy, pour sa pension de trois mois escheus le 12 juin
1 Neserait-ce pas le Gouroy, tourneur, qui figure ci-dessus à la date du 25 mars?
Au nommé pe Revxes, brodeur, et sa femme, pour leur pension pendant trois mois escheus led. jour, 19 juin ss ae 4 Vire ont
À luy, pour la nourriture et journées de deux brodeuses qui travaillent pendant 73 jours, à raison de 25° par jour pour chacune
29 juillet : au s° L'Enranr, commissaire, pour remboursement de ce qu’il a payé, tant pour l’achapt et voilure de plusieurs pièces d’estoffes que pour la voiture de plusieurs glaces de miroirs et caisses de brocards qu’il a envoyez d'Aix à Paris pour le service de S. M.
12 aoust : à Nicozas Hersin, voiturier, pour 6 thoi-
ses 1/2 cubes de terre qu’il a voituré pour emplir la fosse du nouveau fourneau dans la petite fonderie de l’Arcenal
Au s° Basron, pour, avec 200f qu'il a reçeus par les mains du s° pe LA TeuL1ÈèRE, à Rome, faire celle de 353 pour la dépense, voitures et autres frais faits pendant son voyage, depuis Rome jusqu’à Paris, à la conduite de trois caisses de tableaux et médailles. ..,...... 353h
Au s° Prévosr, exempt de la Prévosté de l'Hostel, pour remboursement de plusieurs frais de justice qu’il a faits concernant les Bastimens
19 aoust : au nommé Gauvé, pour voitures qu'il a faites à deux grandes caisses de statues venant d'Auxerre et de cinq soupapes de plomb qu’il a aussy voiturées de 395H 15°
Au s° Ccerx, pour ce qu’il a payé, tant pour achapt de gaudron, mittraille rouge et jaune et plomb de Hull, que pour lettres de change qu’il a fournies tant à Rome qu’à Amsterdam et autres dépenses qu'il a faites pour le service de S. M...
Paris à Fontainebleau, y compris les frais...
À Bonxemer, peintre, pour desseins en mignature sur vélin et petits tableaux en huile qu’il a faits pour servir aux broderies des meubles de la Grande Gallerie...
26 aoust : au s° Borsacui, pour sa subsistance pendant un mois
2 septembre : à Doussor, greffier de l’Escritoire, pour cent huit vaccations et six journées employées à la vériffication et calcul des ouvrages qui ont été faits pour le service de S. M. du 8 janvier au 7 aoust
16 septembre : à Nicozas Courrois, cordier, pour k32 livres de eorde et vingt bricolles qu’il a fourny pour servir à la démolition de l’hostel de Vendosme. .. 139 9° À Louis La Vins, taillandier, pour sept douzaines et
demie de pioches et testus ! et deux aisles qu’il a fourny pour servir à lad. démolition... ,,............ 84# 10 septembre : à Jean Bessanr, facteur d'orgue, pour un soufflet el portemens qu’il a fournis au nouveau fourneau de la Monnoye des médailles. ......,... 551 16 septembre-21 octobre : au nommé Maxcin, charon, pour manches d'outils, chariots et barres qu'il a fournis pour les démolitions dud. hostel de Vendosme (RAS LAN Rnb de ES de 3071 1° 7 octobre : à la veuve Auserr, pour 210 thoises courantes d’ais de chesne de batteau qu’elle a fournies pour les réparations des planchers de la Samaritaine, à raison de 10° de oise à, int ina RSS 1081 15° À Germain Ricuarp, facteur des nommez Auserr, Buexor el autres marchands, pour bois qu'il a fournis pour les réparalions de la Samaritaine... 2290 14° 9° A luy, pour 37 pièces 3/4 de bois réduit qu’i a fourny lant à la Monnoye des médailles que pour faire des roulleaux pour conduire la statue équestre de S. M. EUR ee de CRE ONE EU AP RE ET 1384 10° 81 14 octobre-11 novembre : à Guiccauue Le Roy et consors, Voiluriers, pour 19414 voyes de gravois qu’ils ont mené de l'endroit de la démolition de l’hostel de Vendosme dans le jardin dud. hostel (3 p.). 14554 19° 25 novembre-16 décembre : à eux, pour transports de-pravois Hem (a Dit sure ve 306 16° 21 octcbre : au nommé Le Vouin, garde de la garenne du Louvre, pour remboursement de ce qu’il a payé pour les façons des remises dans les plaines de Grenelle et de Montrouge. :............ 1208h 18° 11 novembre : au s' Roze, pour 285 pieds de pierre franc liais pour les lerrasses du palais des Thuilleries. . DR ee Re Lil SR den ne er l O0 OU À Dru, calfateur, pour avoir radoubé la cime du pelit bassin du Palais-Royal. ........... MBA ir at À Bourse, ébéniste, pour ses journées et celles de ses compagnons qui ont réparé l’estrade de marquelterie de la chambre de la Reyne à Fontainebleau. . . 183h 4° 18 novembre : au s° DescaarTeaux, pour remboursement de menues dépenses faites pour les Bastimens à Pons bis Re dr GR 106 a décembre : au s' Monnier, pour remboursement des frais qu'il a faits dans son voyage à Damiette et à Alexandrie d'Égypte pour chercher des plants du pays elles conduire à Paris: indien doaaiss hooï 23 décembre : à Baurru, entrepreneur, pour la fouille
! Un tètu, d’après le Dictionnaire de Trévoux, est un gros marteau de maçon qui sert à démolir.
et voiture des démolitions de fondemens de l’hostel de Venidoges si ie ui ie is SR TE 300tt 5°
30 décembre : au s° DE LA CHAuBRE, à compte de sà dépense pour la conduite de la figure équestre du Roy. shéru.st ele de ait ie DRE Ga Nan si6 sien a te 1800!
Somme de ce chapitre.. 1299068 15° 114
OUVRAGES DE CIMENT
29 juillet-23 décembre : au nommé Duez, fontainier, parfait payement des ouvrages du bassin ovale de la pépinière du Roulle qu'il a fait à chaux et à ciment Ga Re ae tn PAR PREIEES 7734 8° 5°
2 septembre-23 décembre : à luy, parfait payement du restablissement de la terrasse des Thuilleries (2 p.) Bo4it 17° 9° Somme de ce chapitre... ... 192781 5° 74
VINCENNES
3 juin-7 octobre : à Benoist, maçon, parfait payement des ouvrages de maçonnerie à la closture du parc de Vincennes et autres endroits dud. chasteau (3 p.)... dal AN AGE CIS NS EE des us at AUDE 67
21 oclobre-11 novembre : à luy, sur ses réparations de maçonnerie aux appartemens du Roy et de la Reyne audi-Chasloan (a D) der 1200
10 juin-921 octobre : à Bricanp et Poisson, charpenüiers, à compte des réparations qu’ils font auxd. apparlemens (5/p:)...: 4.1 DE PR N S 6ooott
29 juillet : à Noër Marrin, couvreur, à compte de ses réparations de couverture aud. chasteau........ 5oot
Somme de ce chapitre... .. 106454 4° 64
20 may-7 octobre : à Jaques Écasse, maçon, sur Îles réparations des murs et escuries du chasteau de Saint- Léger (5 pit" AE LR PRE 3500h
29 juillet-26 aoust : à Louis Dasuin, charpentier, à compte de ses ouvrages de charpenterie aux combles des escuries de Saint-Léger (a p.)............... 800
29 juillet-26 aoust : à Marrin pe Bray, menuisier, à compte des réparations de menuiserie aux portes, croisées et mangeoires desd. escuries (2 p.)........ k5ot
29 juillet-26 aoust : à Louis Jouvin, serrurier, à compte de ses ouvrages de serrurerie auxd. escuries (4 pa sea es ne SUR D AS Lee 200
ANNÉE 1685. — GOBELINS ET SAVONNERIE. 766
DÉPENSES DE TOULON ET MARSEILLE
11 febvrier : au s' ne Lusnr, trésorier général de la marine, pour ce qu'il a payé pour l’entretenement du jardin de S. M. à Toulon pendant les six derniers mois
a décembre : à 1 pour led. entretenement, pour les six premiers mois 1685.. 1069 17° 6°
18 febvrier : à luy, pour son remboursement de ce qu'il a payé au Havre-de-Grâce pour le fret de deux figures de marbre qui y ont esté amenées de Marseille, l’une représentant Andromède, faite par Pucer, sculpteur, et l’autre venue de Florence
20 mars : au s' DE Vauvré, intendant à Toulon, pour son remboursement de ce qu'il a payé, tant pour plusieurs pièces de cotonines doubles et simples qu'il a acheptées pour le service de S. M., que pour le nolis et port d’icelles de Marseille à Lyon ....... 2762 0° 3°
292 juillet : à luy, pour ce qu’il a payé à plusieurs ouvriers pour l’encaissement et transport du grouppe d’Andromède au bord du vaisseau pour le conduire jusqu’au
it. 1608 46
À luy, pour ce qu’il a payé tant pour neuf pièces colonines qu'il a fait faire pour les voiles des vaisseaux du canal de Versailles que pour l'embalage et la voiture . 5784 3° 7°
19 aoust : à luy, pour cinquante rames de galère pour
jusqu’à Lion
le canal 16 décembre :
one pour 1012 aunes 8/4 de cotonninnes acheptées pour le service de S. M. 1600 6° 6°
11 febvrier :
reille somme par luy payée au nommé Pucer, sculpteur, à compte de la figure de marbre qu'il a faite, représentant Andromède .. hooott
2 janvier, 1686 : au s° Dupois, pour remboursement de ce qu'il a payé à Louis Corte, fleuriste à Lion, à
à luy, pour son remboursement de pa-
compte des orangers qu'il a entrepris de fournir pour le service de S. M... .. Boooït
Somme de ce chapitre
GOBELINS ET LA SAVONNERIE
28 janvier-16 décembre : au nommé (Gayxor, marchand, pour 825 bottes de soye et 31 mares 6 onces 3 grammes d’or filé pour estre employé aux ouvrages de tapisserie de la manufacture des Gobelins (8 p.)...
dant e at ob Ada 13734N 5° 6%
h febvrier : aux nommez Mosin et La Cnoix, tapis-
siers, pour huit pièces de tapisserie de basse lisse qu'ils ont fait pour le service de S. M. en octobre, novembre et décembre 1684.... . 54ggf 17° 3° & febvrier : à Mosin, sur neuf pièces de basse lisse. . Fe . 27274 6° 11°
3 juin : à luy, sur neuf pièces idem... .
26 aoust : à luy, sur cinq pièces tdem.
2 décembre : à
5a11ft 7° 11° 3497 14° 11° luy, sur quatre pièces. 348att 15° 1° k mars-2 décembre : à luy, pour une année de ses gages, de juillet 1684 à juin 1685 (2 p.)...... 150 11 febvrier-2 décembre : à La Croix, sur dix-neuf pièces de basse lisse, y compris 100 pour une année de
gages (6 p.}....::..0.. «
11 febvrier- 2 décembre :
à Janss, sur soixante-deux pièces de haute lisse, y compris 15of pour une année de ses panes th pi): uussiuu ses, 297664 19° 4° 11 febvrier-2 décembre : à Leresvre, sur quarantequatre pièces de haute lisse, y compris 150 pour une année de ses gages (6 p.)............ 16635 9° 5° 11 febvrier-a décembre : à Yvarr, pour les desseins
et peintures qu’il a faits pendant une année, y compris 15oït d'appointemens (6 p.)............. ha 3N 3° 11 febvrier-2 décembre :
pour remboursement des drogues de teinture, dix jour-
à Kercaove, teinturier, nées d'ouvriers et une année de ses gages à 100 CR A UTE À 28348 17° 3° 11 febvrier-2 décembre : à Brancuy, lapidaire, travaillant aux ouvrages de pierres fines, pour ses gages el pour journées d'hommes et divers ustancils (4 p.). 2155 11 febvrier - 2 décembre : à Gzéwenr, chirurgien, pour une année de ses gages (4 p.)............... kooft 11 febvrier-a décembre : à Nivecon, dessignateur, idem (hp)... es den ete dl 1100# 11 febvrier- 2 décembre :
tière, idem (4 p.)..
11 febvrier-2 décembre : à (Hp:)....
11 febvrier- 2 décembre : à
à la veuve Barreau , por-
11 febvrier-8 juillet : au s° Joscpn Picon, chapelain de la Savonnerie, pour avoir célébré la messe à la chapelle de lad. Savonnerie, pour une année de ses gages (2 p.)...
& mars-92 décembre : à pe Sève, peintre d'histoire, pour une année de ses gages (2 p.)........... 20of À Ancuter, peintre pour les ornemens, idem (2 P.). VE ss. a00û
A Housse, nie pour Los animaux, idem (2 p.) ue
À luy, pour le soin qu’il prend des tableaux qui sont! dans l’hostel de Grammont, pour une année (2 p.)...
PARA IS se ee Ad M Date nne AT OO À Baprisre, peintre pour les fleurs, idem (2 p.)... ds 0e Nr Dee SR Sr SO DIE
À RousseLer, graveur, idem (2 p.)......... 9oot À Vernier, peintre, idem (a p.)............ 9008 L mars : à Barans, brodeur en paysage, pour six mois De gas. ii ue ER ANR eee us TM li mars-2 décembre : à Le CLerc, dessinateur et graveur, pour une année de gages (2 p.)......... 300 À Bonxemer, ayant le soin de la conduile et instruclion des jeunes enfans étudians dans la maison des Gobelina temisNrisRe OR PURE oo Au s° Ferer, ecclésiastique de la paroisse Saint-Hipolite, qui fait le catéchisme idem... ............ 15ott Au Père Awrone Borpuc, Religieux flamant de Picpus qui fait le catéchisme aux ouvriers flamans des Gobelins, pour une année de gages (2 p.).........:....-100 3 juin : à la veuve Lourper, tapissier, pour solde de comple des tapis qu'elle a livrez pour la grande gallerie du Louvre, depuis l'année 1664 jusqu’au 5 novembre 1683, montant à 2740374 6° 34....... 2594 16° 3! 1°" juillet : à elle, pour un tapis de laine contenant six aunes de long sur quatre aunes de large, qui font vingt-quatre aunes carrées, à 1654 l’aune, fourni pour k/Gnonde Gallone, Lai... Sobo 8 juillet : à Boiveau, marchand épicier, pour 100 lires de cochenille qu'il a fourni pour les ouvrages qui se font aux Gobelins, :,:.,,2,:24,1,....: 4956157 À Barczy, portier de la Savonnerie, pour ses gages des six derniers mois, à raison de 300 par an.. 150 13 aoust : au nommé Boucuox, serrurier, pour ouvrages de serrurerie faits pour servir d’armature et d’assemblage aux deux grands pieds de table de marqueterie de pierres précieuses faits aux Gobelins. ... 1904
Somme de ce chapitre... . 1156394 6° 7°
ET DE LA SAVONNERIE
6 may-2 septembre : à Nicouas Maicrer, maçon, pour son payement des réparations de maçonnerie à lad. maison des Gobelins (2 p.)....... oh DUO 87:77
6 may : à Louis pe Sarnr-Buimonr, horloger, pour réparation qu’il a faite à l'horloge de la Savonnerie.. 974
1° juillet : à Cuarues-François Jacquer, vitrier, pour réparations de vitrerie aux Gobelins... .... 2234 9° 64
2 septembre : à Noëz Manrin, couvreur, pour réparations de couverture aux Gobelins... ........... SSH Au nommé Duez, pour ses ouvrages de ciment pour la réparation de la grande citerne des Gobelins.. 150ott & novembre : à Henry Vaurrain, serrurier, pour ses ouvrages de serrurerie qu’il a fait à l’hostel des Gobe- TS: «M pe A a UE PU NS D neo JLIQ* 29 juillet-"7 octobre : à Prnasn, maçon, pour réparations de maçonnerie à la Savonnerie. .... 6334 9° 8*
Somme de ce chapitre. ... 22914 15° 9*
DE MEULAN
25 mars : à ALLAIN, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie de lad. église. .............. 2000# 29 juillet-11 novembre : à Jean Avasse, sur ses ouvrages de maçonnerie au basliment du couvent de l’Anonciade de Méulan (S:p): assaut 1300 11 novembre : à Perir, charpentier, sur ses ouvrages aud. couvent et églize.............. be Got 29 mars-3 juin : à Cunor, serrurier, à compte des grilles de fer qu’il fait pour lad. églize (2 p.).. 1600 11 novembre : à François Guiczaume, carreleur, à compte de ses ouvrages de carreau aud. couvent.. 300 25 mars : à Towain, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie qu’il a posez el continue de faire à l'église et chœur de l’Anonciade de Meulan...,,,...,,. Goott A luy et Le Lieau, sur les ouvrages de menuiserie pour le grand autel de la Vierge et autres endroits... . > ice ds rareté 24e RU IE A En 0 6 0 28 janvier-3 juin : à luy, sur la menuiserie du maître-autel de la chapelle de la Vierge et autres ouvrages de lAnonciade de Meulan (2 p.)....., 18oott k mars : à Louis et Micusz Gervais, pour fouilles faites pour la construction des lieux communs du couvent dud. Jieu........ RE DÉRUR, Piel DUT LS OM 6 may : à Guiscaume Le Move, couvreur, pour les réparations de couverture faites aud. couvent .. 764 10° À Craune Touron, paveur, pour pavé de grais fait de neuf dans la cour autour des‘bastimens et à la chaussée du milieu allant d’une grande porte à l'autre de l'église. See» 0 nie ANT RAR de ee: LUN 20 may : à CnanLes Jason, vitrier, parfait payement des ouvrages de vitrerie faits en lad. église en 1684... PPS ANR PRUDENCE SUR ETC MOT 15 juillet : à CLermonr, peintre, pour la peinture à colle et à huisle qu’il a fait dans l’église et au couvent. die ei LU) PM ES NU NAT SU COS 8
ANNÉE 1685.— MONCEAUX
2 septembre : à Prenre Banner, serrurier, pour ouvrages de serrurerie faits au Commun dud. couvent de l'Anoncadei A UN RS Li a Gta" 64
25 novembre : à luy, pour son payement de divers
RTC PEN RO lt PARU UNSSUNRRR RS 184 10° 4 Somme de ce chapitre....... 115518 1° MONCEAUX.
8 avril-23 décembre : à Henry Dupain, maçon, sur les ouvrages de maçonnerie qu’il a entrepris au chasteau dé: Moncenut (12 D.) .44.....1.24. 14.44.7400"
8 avril-2 seplembre : à François Desarneaux et CLaune-François Gaupir, maçons, à compte des rempiétemens de murs qu’ils font aud. chasteau (6 p.)....
A MR ET ER NE Te ie da OOo
13 may-23 décembre : aud. Desanneaux, sur Îles menus ouvrages de rempiétement (6 p.)...... 88ooft
23 may-2 décembre : à Pisrre Fonrviezce, JaquEs Verccer et Simon Morez, menuisiers, sur les ouvrages de menuiserie qu’il font aud. chasteau de Monceaux CO RE RE Re ER O0 ON
7 octobre-23 décembre : à Nicocas Secuier, menuisier, sur ses ouvrages de menuiserie aux vieilles croisées de l’avant-cour (4 p.)................. 3601
7 octobre-23 décembre : au nommé CHAMPAGNE, vitrier, sur ses ouvrages de vitrerie aud, chasteau (4 p.)..
AS NE ADS QUO ES AR RTS a oi
238 janvier : à luy, sur ses ouvrages de vitrerie à l'appartement à gauche au bas de l’avant-cour.. 26h 13° 4°
3 juin-23 décembre : à Jean Lion, serrurier, sur ses ouvrages de serrurerie au chasteau de Monceaux (Re Re DR RE ee Lee ADO
28 janvier - 8 avril : à luy, pour divers travaux de serrurerie par luy faits aud. chasteau (2 p.). LUS SUN EL
28 janvier : à Gavec, serrurier, pour divers travaux de serrurerie aud. chasteau............. 18H 10° 6
8 avril-23 décembre : à luy, sur les ouvrages qu’il a entrepris de faire aud. chasteau (11 p.)........ 87ot
6 may : à Le Lonc, couvreur, à compte de ses ouvrages de couverture aud. chasteau. ......... 1000
3 juin-23 décembre : à nu Var, couvreur, sur idem (q DR Re eau e des SU da a à 0000
& febvrier - 23 décembre : à Prerre De La Vaux, charpentier, à compte de ses ouvrages de charpenterie aud. chastegd (2 pi}e LL out # f0600f
6 aonst-23 décembre : à Antoine Vacué, scieur de bois, à compte des sciages de vieux bois qu’il fait pour led cha fe RS EN Loue ets 1088
13 may: à Jean CHaron, lerrassier, à compte des deffrichemens qu’il fait aux environs dud. chasteau. 20ft 15 juillet : à Jean La Bonté, sur idem... ..... hot 28 janvier-23 décembre : à Guiccarn, paveur, sur ses ouvrages de pavé aux offices dud. chasteau (8 p.)... AE Len LM ae CNRS EN LORD 3 juin-15 juillet : à Pigrre Serre, à comple des carreaux qu'il fournit aud. chasteau (2 p.)........ 55of 15 juillet-6 aoust : à Cuances Courpon, sur les carveau Qu'il a Hvré (ape). ue, Us à Do 6 aoust : à AmBroise SEIRE, sur carreaux, dem. 3oott
7 octobre : à luy et consors, sur idem....... 200 2h juin-2 septembre : au nommé La Parsière, à compte du ciment qu'il pile pour les ouvrages de maçonnerie dud. chasteau (3 p.)................ 8of 18 novembre : au nommé Rocuer, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture qu’il fait aud. chasteau. 1500f 22 avril-7 octobre : à Guiczaume Ducuaisne, chaufournier, à compte de la chaux qu’il fournit pour les réparations de maçonnerie dud. chasteau (6 p.). 3400 15 juillet-a3 décembre : à Henrier, idem, pour son parfait payement de 150 muids 1/4 de chaux qu'il a livré pour lesd. ouvrages, à raison de 24 le muid (5 p.). RD Ie RE M AR PA MARS CLS CO Gt 28 janvier-23 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à la journée aud. chasteau (11 p.)... 2866N 10° 18 febvrier-11 novembre : aux maçons, serruriers, charpentiers et autres qui ont travaillé à la tasche aud. chastean (ta pe. 2:24, ie 1107841" 8" 18 febvrier : à Jaouss Lucas, plombier, pour la façon de 20891 livres de plomb qu’il a mis en œuvre et livré aud. chasteau, depuis le 24 novembre dernier jusqu’au 3 de ce mois, à raison de 60off le mil.... 12534 8° 9° 13 may: à Jean Roncero, marchand, pour clouds et autres marchandises qu’il a livrées pour le service de SR RS A AO RE PUR FE 0) 2h juin-23 décembre : à Convenance, marchand, pour grands clouds et deux contre-cœurs de cheminées qu’il a fourni pour led. chasteau (2 p.)........ 1831 15 juillet-6 aoust : au s° Aveuine, à comple des planches d'échafaudages qu’il a fourni (2 p.)....... 15of 6 aoust-11 novembre : au nommé BReLoT, pour son parfait payement des regobetages qu'il a fait dans le petit pare duds Hem (Se anse ASE st notant a septembre-11 novembre : à Jean Rousiner, pour son parfait payement des regobetages qu’il a fait aud.
ROC D Te ee dec aiu rene MU 19
2 seplembre-11 novembre : à Maraunin Boyer, pour
Re (ap) Pa D SAN FOR
IMPRIMERIE NATIONALE
À La Roze, pour son parfait payement desd. ouvrages CRD) et EU OR ES Se en LUS die 199 9°
Somme de ce chapitre... 833854 4° 11°
COMPIÈGNE
7 janvier : à Laurens Micasse, entrepreneur, pour parfait payement de 89121 16°, à quoy montent les routes par luy faites en 168/ dans la forest de Compiègne... . SR ARRETE Dee He M NI AO 161ati 16°
21 janvier : à luy, pour parfait payement de 4510 16° pour les fossés qu’il a faits et d’autres qu’il a rafraischis dans den fOfest Li Pl dote e 1110 16°
15 avril: à luy, pour une année, échue le 3 mars, de l'entretien de 11141 verges de routes deffrichées dans la forest de Compiègne, à raison d’un sol la verge. . :.. Se near e de DR LE AE MSN ie AS at 557 1°
14 janvier : à Rewi, inspecteur, pour. menües dépenses failes pendant sept mois qu’il a esté employé danflad forest: (an benne, 18oti 10°
18 mars : à Jaques Honoré et Jean Croiser, charpenhers, pour parfait payement de 1524 pour les ponts
Qué DR QUE. LE Dennis L 344 24 juin : à eux, pour 48 poteaux qu'ils ont faits et plantez dans lad. forest. .......,........ same g0
À Baizur, peintre, pour la peinture desd. poteaux. 481
Somme de ce chapitre. ....... 3949tt 3°
DIVERSES MAISONS ROYALES
MAÇONNERIE
22 juillet : à Maïcrer, à compte des ouvrages de maçonnerie à l’orangerie du Roulle............ 20008 19 aoust-14 octobre : à luy et Gugzarn, pour lesd. ouvrages de maçonnerie (3 p.)............. kooott Somme de ce chapitre. ....... .. 6ooot GHARPENTERIE.
22 Jjuillet-10 septembre : à Mavoi, sur ses ouvrages de charpenterie à la Samaritaine (3 p.)........ 4ooï
MENUISERIE, à Gazior, menuisier, parfait payement du modèle en bois d’un guéridon pour faire BA RDORU EN) CL 2 OU EURE te avt 200
1° juillet-7 octobre :
OUVRAGES DE GRAIS
30 juillet : aux nommez Ramis et Lazvau, fendeurs de grais, à compte des bornes qu’ils ont fendues.... 35of
30 juillet : à Prenre Baocugr et consors, piqueurs de grais, à compte de 240 bornes qu’ils ont piqué pour planter sur les héritages nouvellement acquis... 4oott
30 Juillet : aux nommez Aurré, Cuasraiene, Daupainé et Doviner, à compte des petites rigolles qu'ils font. ...
PEINTURE
28 janvier : à Bonneuer, peintre, à compte des cartons qu'il fait pour les corrections de la tapisserie du Prucite Del, Er ere eee 1.121007
8 avril : à luy, pour soixante-douze desseins blanc et noir sur papier gris qu'il a fait pour réformer plusieurs parties de lad, tapisserie 5 un ent 144t
22 avril : à luy, pour six tableaux en mignature représentans des devises pour les broderies du meuble de la Gallerie de Versaïlles. . :.,............. Se Spot
h mars : à luy, pour ouvrages de peinture qu'il a fait pour servir à la broderie du meuble de la Grande Gallerie doNerailon "ire SRE AR as hooft
1° juillet : à luy, pour un tableau à l’huisle et autres tableaux en mignature sur veslin, dessins et poncifs par luy faits pour le meuble de la Gallerie de Versailles. 25ott
7 octobre : à luy, pour trois tableaux à l'huile et une devise en mignature qu'il a faits pour servir aux broderies du meuble de la Grande Gallerie à Versailles. . RER EE SRE PEUR MIO RO ina eu AO ON
25 novembre : à Gany, peintre, pour avoir nettoyé le petit tableau ovalle original de la Gloire d’Arsans et en AVOIT FAÏE UNE COPIE, Lai ner ap, ve Hide 00H
À Bapnisre, peintre, pour les ornemens d’habits, arbres et fleurs qu’il a fait au grand tableau du Parnasse, GOpié à ROM Li ne ND 1651
7 janvier : à Houasse, peintre, à compte du grand tableau qu'il a fait d’après Juzes Romain . ...... 200ott
11 febvrier-16 septembre : à luy, sur deux tableaux qu’il fait, l'un d’après Juces Romain, et l’autre d’Attila, d'après RAprañe (9 Dhs, goott
6 may : à Lemoyxe, peintre, à compte des desseins de bordure de tapisserie qu’il fait pour les Gobelins et la Sayonnerles .- RE DA PRO AS Ver 5oott
22 juillet : à Jean Lemoine, peintre, pour idem. 60ott
h mars: à ALexanpre, peintre, à compte de deux tableaux qu'il fait d’après Rapmaëz, pour mettre en tapis- GATE 2. run died OR cie ie NT ma AL 200f
7 janvier-3 juin : à Conweizce le jeune, peintre, à
Se SR
compte de deux lableaux qu'il a fait d’après Juzes Ro- OPA D 0 00 PAR Me CHEN se RS Re koot h mars-921 octobre : à Conneise l’aisné, peintre, à compte du grand tableau du Jugement de Péris, qu'il fait d’après Rapnaër, pour mettre en tapisserie (3 p.).. RÉ ART RS be en Re Nes à 8oott 11 febvrier : à Cosspec fils, à compte du tableau qu’il fai COTES PAPE A CN RRROLT Re PRIS 300 25 febvrier : à Corpez, peintre, à compte des tableaux de rabesques! qu’il fait d’après RarnaëL pour faire des DO TV ti node tu ue 6ooft 13 may : à Monracxe, peintre, à compte du tableau qu'il fait d’après Juzes Romain............... 300 2 septembre : à Person, peintre, à compte du tableau qu’il fait d’après Juzes Romain... ..........,. Boot 3 juin : à Monnier, sur deux tableaux qu'il fait d’après FULRS RO PATRON Re Ce mr 200 6 may: à CLenmonr, peintre, pour ouvrages de peinture en blanc qu'il a fait, tant au Palais-Royal qu'à une maison rue Saint-Vincent occupée par M. pe Concis.... RS PP OP NOR AO E ORERRET RER C R 69 6° 3° A Cawy, peintre, pour une copie qu’il a faite du Ravissement de saint Paul, d'après l'original du Dominican, pour mettre à la place d’où led. original a esté tiré pour le porter âu Cabinet de S.M.:.............. 250ott 13 may-22 juillet : à Bouroene le cadet, à compte du tableau qu’il fait d’après Rapnaëz (2 p.)..... 5oott 13 may-22 juillet : à BouLocwr l’aisné, à compte du grand tableau qu'il fait d’après Juzes Romain (2 p.). 7oot 25 mars : à BouLocne, pour son payement des desseins d’oyseaux, tant à huile qu’en détrempe, qu'il fait pour servir aux broderies entreprises par les® Bazan. 7ott 6 may : au s° VanDERMEULEN, peintre flamand, pour 3200 épreuves de planches de l'Histoire de S. M. et veues de villes. qu'iba livrées. Un RUN 3 1 32001 Au s° Micnann, peintre, pour le portrait du Roy qu’il a fait, donné par S. M. à M. le Procureur Général. ... RENE ME Re U ES LRO RSA LEE SE 1100 1 4 octobre : à Gesun, peintre, pour avoir racommodé les tableaux de l’AzBane et les deux du Poussin venus dé Rome Retirer RDA RER NIRT A TS 25ot À Sière, pour remboursement des frais qu’il a avancés pour la voiture d’un tableau du Moce, représentant Saint Jean dans le désert, venu de Flandre... . 394 10°
Somme de ce chapitre... 135097" 16° 3
* Qu arabesques.
DORURE
24 juin-o21 octobre : à Perrr, doreur, à compte de la dorure qu’il fait à des petites bordures des tableaux du Cabinet de S. M. FAO SE A AUS CEE 300oft
MARQUEITERIE.
31 décembre 1684-11 mars 1685 : à Openon, ébéniste, parfait payement des ouvrages de marquetterie qu’il a fait pour le rétablissement des douze cabinets des médailles du Roy (3 p.).......... Et ob 16392tt
12 mars-6 may : à luy, pour parfait payement de 6500, à quoy montent ses ouvrages pour le bureau du Cabinet des curiositez (2 p.)............... 3000
1® juillet : à luy, pour remboursement de pareille somme qu’il a avancée pour 3575 livres de bois gris de lin des Indes, acheplé à 12° la livre pour le service de D D eu te 21454
12 mars : à luy, pour quarante-six buches de bois de lys ou gris de lin, pesant 4578 livres, à 19° la livre... PAS a Slt CU GIPMET Ai à LE 5 bo deu to au 27468 16°
18 mars-9 décembre : à luy, à compte du parquet qu'il fait pour la gallerie du petit appartement de S. M. CR DS ie Re re Le 9000!
15 juillet-21 octobre : au nommé Porrow, ébéniste, à compte du parquet dont il fait les frises pour le Cabi- ROPORS ME CRE ne ans et 2600
Somme de ce chapitre... ... 211234 16°
FONTES
1h janvier : à Nicoras pe Nainvice, fondeur, à compte de la fonte qu’il fait des cloches du carillon de la Samaritaibor ds Parier ma state RE on 300 8 juillet : à luy, pour 3200 livres de métaux qu'il a fondus- pour servir à la fonte des figures de bronzé qui se font pour le service de S.M........,...... 39ot 26 aoust : à luy, pour avoir fondu 2038 livres de mitraille rouge et jaune pour servir à la fonte de l’Apollon d'après l'antique. . ................ 2484 6° 2° 2 septembre : à luy, pour la façon de deux escrous et une boiste qu'il a fondues pour servir aux balanciers des HéaRens. AibriS sde D cut LS fan 1364 14 octobre : à Iuy, pour avoir fondu 5317 livres de mitraille rouge et jaune pour servir à la fonte des Tritons de bronze pour le bassin de la Pyramide. :: 7o4f 2 décembre : à luy. pour avoir fondu une grande laminoire et sept paliers pour les balanciers des jettons et de. Le CORPS ORNN OPERA RE ET ESS EDER ER 110t# À luy, pour avoir fondu 3000 livres de mitraïlle rouge
ho.
et jaune pour jelter en bronze un grand Triton et quatre Dauphins pour la fontaine de la Piramide.... 396% 7° 28 janvier: au s° Le Doux, pour 10922 livres de mitraille de chaudron qu'il a fournis au magasin, à raison de BONE CRRL Li Ad rio 5794 6° 4% & febvrier : à luy, pour 1504 livres de plateaux et barreaux de cuivre rouge qu’il a livrez, à raison de 85 lemme LPS TU RS CPR ete CUIR 12781 8° 28 janvier : à Masseuin, chaudronnier, pour 1000 livres pesant de monnoye de Suède qu'il a livré pour servir à la fonte des figures que le s° Kezrer a ordre de faire POUF Je BOY. 0 LS Ne RSR EEE 850ott 4 febvrier : à luy, pour 1046 livres pesant de rozette
de Suède qu’il a livré au magasin, à raison de 78# le
CÉARUUE RSS ANS GR ENS E ER OE PR Le 815H À Berwan, pour 2959 livres de mitraille de chaudron jaune qu’il a livré, à raison de 56# le cent...... Te de a LA CL te 1545 0° 10°
12 aoust : au nommé Gayor, marchand, pour 1480 livres d'acier qu’il a fourny pour servir aux quarrez des médailles de S. M., à raison de 16° la livre. ER ses ei PU CCE AR OR RQ 1184#
6 may-10 septembre : à Jaoues Le More, horloger, à compte des ouvrages qu’il fait à l'horloge et carillon de la Semaritaine (8 m.).., 23.040400 85ott
Somme de ce chapitre... ... g37ott 8° 4°
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
14 janvier : à Gurexarr, marchand tablettier, pour deux grosses planches de bois rouge de Cadaron des Indes et d’une bûche du mesme bois qu'il a fourni pour faire du parquet pour le service de S. M....... 270h
À Luermivor, brodeur, pour plusieurs petites fournitures qu’il a faites aux brodeuses qui travaillent pour Se MANOIR. LES di RARE ER CA SL 26# 14°
1% juillet-7 octobre : à Durann, scieur de long, parfait payement des sciages de bois qu'il a faits pour les réparations de la Samaritaine (2 p.)..... 46 15°
1* juillet-14 octobre: à La Porte, charpentier, à compte du transport de la tour de charpenterie , de Marly à l'ObsePvatolre.. Lin au 7 RARES 3hoott
19 aoust: à Tricor, charpentier, à compte de la fondation de la tour de charpenterie que Fon a transporté à L'ODEOVATUIE, L'EST ER UE DEAR 5oott
2 septembre : à luy, sur le massif, idem..... 300
À luy, à compte des réparations qu’il fait à la maison appartenant au Roy, occupée par M°° La Varuière, à Pants 05-20 Na MU LIU boss ects 5oott
10 septembre - 4 novembre : à luy, à compte du pied
destail du grand modèle en plastre de la statue équestre
de l’hostel de Vendosme (2 p.)............. 1500t Somme de ce chapitre... ..... 65434 9° MÉDAILLES.
31 décembre 1684-9 décembre 1685 : au s° Perir, pour médailles et jettons d'argent qu'il a fournis au cabinet de l’Académie des inscriptions et au s° Micnarr, pere GES Mr ARE Sicas 20551 17° 1°
L mars : à luy, pour douze médailles d’or, à raison de 45ot le marc. et 72 médailles d'argent, à 454 le D NET RE AU Lane Gh1 98 1° 3°
11 novembre : à luy, pour plusieurs médailles d’or et d'argent et pour 1560 jettons d'argent qu’il a livrez pour distribuer à MM. de l’Académie françoise pendant le dernier quartier de la présente année, pesant HO PUR SUR nl Dieu dent 385aft 9° 10°
6 may: à luy, pour huit médailles d’argent et douze boistes de chagrin à ressort d'argent pour mettre douze médailles d’or qu'il a fourni pour S. M.... 224 16°
31 décembre 1684-31 décembre 1685 : au s° abbé Bizor, remboursement des poinçons carrez, médailles et agathes qu’il a fournis pour le Cabinet de S. M. (18 p.) SA A0 Si Pere VEN DD res DNA 242928
28 janvier : à luy, remboursement d’une agathe onix avec le bizeau ovale, gravée en creux, représentant Jules Chsar USE TES LRU CNE PER de . 800
31 décembre 1684-9 décembre 1685 : au P. pu Mouuiner, remboursement des médailles qu’il a acheptées pOur ME (mp Dre, SRE en en 2196 1°
26 aoust : à luy, pour plusieurs médailles d'argent qu'il a fait mouler et réparer pour le Cabinet de S. M., et pour deux livres de catalogue de médailles. 2664 13°
25 novembre : à luy, pour une médaille grecque, moyen bronze, pour led. cabinet. ............ Hoof
7 janvier : au s° abbé Quesnez, pour diverses médaïlles fournies pour S. M......:....... 1410 10°
A M. pe Bounrçeauvizce, envoyé extraordinaire de S. M. en Allemagne, pour remboursement de ce qu'il a payé pour diverses médailles qu'il a fait venir pour Île Cabioel de SM ii Cac aur Sd NL 108
7 janvier-23 décembre : au s° Varcanr, remboursement de diverses médailles, jettons, agathes et autres travaux pour le Cabinet de S. M. (15 p.).. 52928 10°
Au s° Vincenor, pour les journées extraordinaires qu'il a travaillé à escrire l'inventaire desd. médailles (13 p.) 2 Re DS Ne tte SN De MN LR RL Re D 1030
14 janvier : au s' Czerx, pour ce qu'il a fait payer
ANNÉE 1685. — BIBLIOTHÈQUE
à Londres au s° Doseiz, pour le prix de diverses médailles qu'il a acheptées pour S. M.......... 1500 Au s° Gazanp, qui est à Constantinople, à compte des médailles qu’il y doit achepter pour le Cabinet de SM de UE ne se D Rte . 1000f 91 janvier-23 décembre: au s° Tomas, pour les journées qu’il a travaillé à escrire l'inventaire du Cabinet de SM: (ré pue it s OA APN 769f 28 janvier-23 décembre : au s° Ouninr, écrivain , pour ses journées de travail pour l'explication des médaïlles du Cabinet de S. M. (14 p.)......... 1161 28 janvier-25 novembre : au s° Bosc, pour son payement de plusieurs médailles qu'il a fournies pour Sa Ma (a pi} a de Ru bte MS 2 ent hit h febvrier-23 décembre : au s° Anpré Morez, sur les travaux qu'il a fait et les médailles qu'il a fournies au Cabinet de S. M. (4 p.).......... SIND 2811 11 febvrier-25 novembre : à Louis Daupancouer, gainier, pour les journées qu’il a travaillé à racommoder les tablettes des médailles et autres ouvrages dans le Cabinet de S. M. (4 p.)..... PE NTRIRIS T k81tt 10° 18 febvrier: au s° Gruzé, banquier, pour ce qu'il a payé au s° Crurrcer pour plusieurs médailles et livres qu’il a mis aud. cabinet.................... 8hot Au s° Dazencé, à Augsbourg, remboursement des frais qu’il a fait à la recherche de plusieurs raretez pour S. M., et par gratification en considération de ses soins et pour luy donner moyen de les continuer. Aoott 18 febvrier- 21 octobre : au s° Rainssanr, remboursement des frais et fournitures de médailles par luy payées pour led. Cabinet de S. M. (4 p.)... 11931 3° 25. febvrier - 31 décembre : au s° Bipaz, remboursement de plusieurs médailles d’or et d’argent qu'il a envoyées d’Hambourg (2 p.)................. 1794 & mars : à Parv, papetier, pour papier et autres fournitures par luy faites pour led. cabinet. .... 1034 16° 15 avril: au s' Gonerroy, pour plusieurs médailles qu'il à fournis. 4. 00e a dau 13464 29 avril : à M. l’abbé n’Esrrapes, pour son payement de plusieurs médailles qu’il a envoyées de Turin... sp Le 208 de PAU a ES RE Nos 108# 17° 8° 1* juillet : à luy, pour remboursement du médaillon de feu M. le duc de Savoye à mi-corps, qu’il a envoyé
pour le cabinet de S. M................ 754 1° 61 13 may: au s° Faso, pour plusieurs médailles qu'il a envoyées de Basle, en Suisse ............. 1800
20 may: à M. le marquis »’Arey, pour plusieurs médaïlles qu'il a apportées d'Allemagne pour le Cabinet de SR Mn MR a duree da VO DRE 897"
A M°* Awevor, ou au s° Augin, son homme d'affaires, pour soixante-onze médailles envoyées de Venise par M. Aweuor et pour le transport de deux balots de glaces depuis Venise jusqu’à Versailles: : 41444104 255
10 juin : à M. le comte pe Resenac ou au s° Poussix, pour plusieurs médailles envoyées pour led. cabinet... ENS » due AAA EN AU DER PME ER IEAU EE TI
17 juin : au s° Poussin, remboursement des frais de douane qu’il a payés pour le passage des médailles en-
voyées par led. s° comte ne ReBenac... ..... 33 10° 24 juin : au s° ne Moneux, pour plusieurs médailles d'or qu'il a fournies. ................. es LD
15 juillet: au s° ne Meserimi, pour plusieurs médailles fournies par M. le baron pe Launay, de Tour- DOM nd aan ae de dti opens 1498
12 aoust : à M. le comte Dp'Avaux, pour plusieurs médailles qu’il a envoyées pour led. cabinet. ... 174f
19 aoust : au s° Darencé, pour deux livres de médailles et trois estampes qu’il a acheptées pour S. M.,et 1000# par gratification, en considération de la recherche qu'il fait de plusieurs curiositez . ........... 10234
16 septembre : à luy, pour deux livres remplis de médailles, inscriptions et bas-reliefs envoyez d’Amsterdam pour led. cabinet. ..................... 1 81
À luy, pour neuf desseins de vazes d’agates et médailles aussy d’agates, et pour les frais d'emballages et auiros Den APS NL NA ee 6oh 5° 4°
21 octobre : à luy, pour plusieurs médaillons d’argent qu’il a envoyés. ............: PE ae .. 1958
19 aoust : à M. le marquis pe Béraune, pour plusieurs médailles qu’il a envoyées pour led. cabinet... SE à LS OUT dar VAN TD ON
26 aoust : à M. pe Viucars, pour vingt-six médailles , dont six d’or et vingt d’argent, qu'il a envoyées de Dannemark pour le cabinet............... 394 8
a1 octobre-25 novembre : au s° CnaBerr, pour deux médailles nouvelles du duc pe Monrmouzr et quatre autres médaïlles envoyées d'Amsterdam (a p.). 68% 12°
Somme de ce chapitre..... goo5ott 4° 84
BIBLIOTÈQUE.
7 janvier 1685-6 janvier 1686 : au s° Tagvenor, commis à la garde de lad. bibliotèque, pour remboursement de ce qu’il a payé pour plusieurs livres, cartes géographiques et autres menues dépenses pour lad.
bibliothèque (22 p.)..... MCE .... 14468 15° g° 28 janvier : à p6 Launay, relieur, pour livres qu’il a rai ee, NN Ne re RREs .. p7t 8t
28 janvier-11 febvrier : à Bounor, libraire, pour | douce qui se font dans la bibliotèque pour servir à
plusieurs livres fournis à lad. bibliothèque (a p.).. oise mea dite le LUE HE 821 15°
28 janvier: à Horrancuer, libraire, pour plusieurs Trassatlera sus u 3 8 Rate 44 Lio à su 6 à obéit 4 2°
À Levasseur, relieur, pour livres-qu'il a reliés. 394 k febvrier-12 aoust : à Gorrow, imprimeur en tailledouce, à comple des épreuves des planches de l'Histoire des animaux qu'il a tirées: et livrées au Cabinet de S. M. (SRE Le eme dei bel .. 1000 h mars : à Virwerv, libraire, pour un livre de Gnur- TERUS, des Inscriptions antiques, par luy livré... 33 18 mars : à PnarD, tapissier, pour des pentes vertes qu’il a mises dans une des salles de la bibliothèque de te: ESS TE TETE ER DS RE EU OUT E Lott 3° 20 mars: au Père dom Jean Maizon, Religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, à compte de la dépense du voyage qu’il va faire en Italie, par ordre de S. M., pour y chercher des livres. :....... 1000f 25 mars: au s° BourbezIN, remboursement de ce qu'il:a payé pour menues dépenses faites au laboratoire
estably dans la bibliotèque.. . ............. 7abit 4° Au s' Maveuiw, serrurier, pour ouvrages par luy faits aa bibhiotèque . : 44 440444 08e al 10h 5°
6 may: au s° CLenx, pour remboursement de ce qu'il à fait payer à Londres aus" DoseLx, pour trois caisses de livres envoyées pour mettre dans lad. bibliotèque . AE PAU AE TOR OT EST ENT PINS 63440 ahooù
3 juin : à luy, pour ce qu'il a payé à Milan, au Père Masizon, à compte des livres qu’il achepte pour idem... a tn - LU LME déc OMS EI LE TON ‘..... 293008
10 novembre 1685-3 febvrier 1686 : à luy, pour pareille somme: qu'il a fait payer au Père Jean Masir- Low, à Rome, pour:achapt de livres (2 p.)..... 184oft
17 juin : au s° CLéwenr, pour, avec 34504 provenarit de la vente de-plusieurs:estampes de lad. bibliotèque, fairede parfait payement de 36164 1°, à quoy montent tant les impressions, gravurés, qu’autres dépenses par luy faites à lad. bibliotèque.. ......... ... 1651 18°
1® juillet : à Esrienne Micuauer, libraire, pour son remboursement de plusieurs livres venus de Holande... ST NE NN LE ME 276
2 décembre : à luy, pour ce qu'il a payé au s': Noërsens; à la Haye, pour plusieurs livres pour lad. biblio-
téquer : suisse - à és sro0g dit Ge cr PE ORNE 60 x 750 4% juillet: à Jaouer, vitrier, ‘pour réparations de vitrerie à la bibliothèque en 1684....... 109 17° 0°
12-aoust : à Picar»; papctier, pour le papier qu'il a fmtrny pour servir à l'impression des planches en taille-
l'Histoire des animaux. 24.201400 0. 1092# 15°
Somme de ce chapitre... 369268# 19° 4°
ACADÉMIES DES SCIENCES ET FRANCOISE
7 janvier : au nommé Cuaporor, faiseur d'instrumens de mathématiques, pour les instramens qu'il à faits pour servir à la méridienne et à la mesure de la bépre.2, del EE 118 DA 2e € PEN 344h
Au s° Sewin, autre, pour ouvrages qu'il a faits idem. RENE PE RUAE CAS PORTER TOR DR 6e PRE. 3608
À Burrerriezv, pour trois niveaux doubles, faits et livrez pour servir aux ouvrages de Chambord, la rivière d'Eure-et Fontainébléams. : 444. or 950t
L febvrier : à luy, pour les instrumens de mathématiques qu'il a fournis au s° Cassint, pour son voyage de la méridienne jusqu’à Bourges, en 1683.:..... 1294
28 janvier : à Louis Le Coure et Nicoras Doucnar, concierge de l’Académie françoise, pour avoir eu soin de l'horloge, rangé, ballayé, ouvert et fermé les portes de lad. Académie en 1684.................. 6ott
18 febvrier : au s° Perir, pour 1560 jettons d'argent qu'il a fournis pour distribuer à l’Académie françoise, pesant 16" 1° 56, à raison de 34tt 40° le marc..... PE Del MENAGER BA EU EE 1594 10° 1°
22 avril: à luy, pour 1660 jettons d'argent pesant BA 4° 96 1/2, et 58 pour deux médailles d’or et une d'argent pour les prix des étudians de l’Académie de peinture et séuipture... 4.400 0 18o1# 14° 6%
15 avril : au s° Coupzer, pour son remhoursement de ce qu'il a payé pour menues dépenses faites en l'Académie des ‘sciences... ..............2.. 295#
8 juillet : à Ausouiw, libraire, pour huit exemplaires de cuivre qu'il a fourni à l’Académie des inscriptions. A DE SN ARR ER EL et go 14°
7 octobre-16 décembre : au s° Boyer, trésorier de l'Académie françoise, pour remboursement de ce qu’il a payé pour provisions de bois, bougie et transcriptions des cahiers pendant l’année 1685 (2 p.)...... 300
7 octobre : au nommé Le Cour, portier du Louvre, pour ce qu'il a payé pour le bois, bougie et transcriptions de l’Académie des inscriptious pendant les six premiens mois 16884 cit du diet 100ft
Au s° Oupor, pour ce qu’il a payé pour la dépense de la musique de la feste de saint Louis à l’Académie françoise , et par pratifications.. ............. 30ott
ANNÉE 1685, — GRATIFICATIONS AUX GENS DE LETTRES
JARDIN ROYAL
7 janvier 2 décembre : à Jaques Broouer, terrassier, pour fouilles et labour de la nouvelle école aud. Jardin Royal et pour 604 bottes de buis qu’il a fournis (4 p.). He let RP IS ARE AA ANET ER EL
11 febvrier: au s° Dacquin, premier médecin du Roy, surintendant des démonstrations intérieures des plantes et opérations médicinales aud. jardin, pour ses gages en lad. qualité pour l’année dernière 1684. 3o0oft
Au s° Dacouin le jeune, docteur en médecine de la faculté de Paris, pour ses gages de démonstrateur idem.
ARC EDR CR A DE DD SA LR OPA Et A BAUER : 1500 Au s° Façon, autre médecin, pour ses gages en la inesme qualité de démonstrateur..... PEAR EN 15oott
À luy, pour ses gages en qualité de sous-démonstratopics os 7 SES in CE ERA Au s° pu Vernay, pour ses gages en qualité de dé- Monsirateun hrs D At NE 150oît 1° avril: à luy, pour son remboursement des dépenses qu’il a faites aux dissections anatomiques en 1680, 1081: 108 06h DB ou tee se
11 febvrier : à Pierre BeauPré, parçon du labora-
toire dud. jardin, pour ses gages........ ste SOU À Pau GarniGues, autre garçon, idem. ..... 2001 11 febvrier-7 ‘octobre : à Bremawr, jardinier dud. 25oott
À Puisgent Cuaicrou, portier dud. jardin, pour ses
jardin, pour ses gages d’une année (2 p.).....
gages d’une anhée (a p.)........... ARE L5ott 8 avril: au s° Dionis, chirurgien de M°*° la Dauphine, à compte des frais qu'il a fait les années précédentes pour les dissections anatomiques... ..... 5oott 20 avril-14 octobre : à Czaune Duvaz, menuisier, pour ses ouvrages de menuiserie et réparations en divers endroits dud. jardin (4 p.)............. 5h 9° 64 8 juillet : à Craune PouLaix, serrurier, pour ouvrages de serrurie aud. jardin. ..... AS 4 sui 1 BRON 15, juillet : à la veuve Lazeré, potier de terre, pour pots de terre et paillassons qu’elle a fournis aud. jardin d'a 41080" 2 décembre: à elle, pour cinquante grands pots d’un pied de diamètre, idem... .............. 85 16 juillet : au s° pe Tourneronr, sçavoir : 15ott pour dépense faite à la recherche des plantes rares dans les montagnes de Dauphiné, Savoye et autres, 6008 par gratification en considétation de ses soins et peynes en lad. recherche, et 1000 pour sa subsistance dans le
nouveau voyage qu’il va faire aux Pyrennées et en d’autres pays pour continuer la mesme recherche... 175oft 2 septembre : au s° pe Laraveur, pour frais d’achapt et composition de drogues servant aux démonstrations de chimie aud. jardin, en 1684 et 1685..... 9hoot Au s° CorrenEau, pour remboursement de plusieurs plants et arbrisseaux qu’il a envoyez et fournis aud. jardin, y compris les frais de voiture de vingt-deux caisses jusqu’à Lion... ...... PAU AAC 13844 35° 21 octobre : à CnariLLon, déssinateur et graveur en cuivre, pour 128 desseins de plantes naissantes, graines et autres parties pour servir à l'Histoire des plantes... RE QU Ne RO den PRES AS ne Pa de 200 h novembre-16 décembre : à Pinarp, maçon, pour son parfait payement des ouvrages de maçonnerie qu'il a fait en divers endroits dud. Jardin Royal et aux Gobelle famine La. diet onn aux 4674 10° 6° li novembre : à Dupuy, papetier, pour neuf rames de papier fournies pour estre employées aux impressions des planches de l'Histoire des animaux... ...... 1264 À Msssacer, verrier, pour cinquante cloches de verre. DRERR ne MINE lc 16% 15° A François Garzuor, jardinier, pour dix-huit pail- Lt PC PRE LRO ES RETRO PER NOR OS 29 10° 2 décembre : à Rosizaro, plombier, pour les plombs et soudure qu’il a fournis et employez aud. jardin... RE AR Ne PO M EN EN CÉÉROR 984 10° 3° 3 febvrier 1686 : au s' Men, par gratification, en considération du travail qu’il a fait en 1685 à l’anato-
mie des animaux dans lad. académie... ........ 600ott Somme de ce chapitre... 92226att 19° 7°
GRATIFFICATIONS AUX GENS DE LETTRES
7 janvier-21 octobre : au s° abbé Gazzois, par gratification, en considération de son application aux belleslettres en 1683 et 1684 (2 p.).:........ ... 3000
10 septembre : au s° Racine, idem, en considération des. ouvrages qu’il compose et donne au public, pour
Fannéer 10810 unes A RERO ns 2000 Au s° DE LA CHAPELLE, idem, en considération de son application aux belles-lettres en 1684........ 2500 Au s° Ramnssanr, idem . ........ RAR 15ooft Au s° CGnanpenrigr. idem. ............... 15ooît Aus: DRspRÉAUE 12m es 2000 Au s° abbé TALLEMANT, idem. ............ 1500 Au s° FéciBiex, en considération du travail qu'il fait pour l’histoire des Maisons Royalles.. ........ 19001
23 septembre : au s° pe La Hire, en ‘considération
de la connoissance parfaite qu’il a des mathématiques. . PR NEA GOT CARE EU PA ER AO PAR FE OPA NE RE 15ooft Au s° Huer, sous-précepteur de Monseigneur le Dauphin, en considération de la connoïissance qu'il a de toutes sortes de sciences. ...1..111.4. 4000. 1500 Au s' BLonpez, en considération de la connoissance qu'il a des mathématiques. ............... 15oof : Aus° pu Vernay, analomiste, 1500 par pgratiffication, en considération du travail qu'il a fait à l’Académie des sciences, et 6oott pour l’entretien d’un garçon pendant lad. année 1684 ................. 2100 Au s° Quinauzr, en considération de son application aux belléslelress 2 UN SUN 15oott Au s° Dippr, interprète en langue arabe, pour ses gages pendant lad. année en iad. qualité... ... 1200 Au s° pe LA Croix père, interprète en langue turque, en considération des services qu’il a rendus, idem . . BTE ER Ne DRM ANR LIEN TE Nr 12008 30 septembre : au s° Borez, par gratiffication, en considération de son application à la physique.. 1500 Au s' Doparr, en considération de la connoissance qu'il a des mathématiques... .............. 1500 Au s° Cassini, mathématicien, pour ses appointemens en lad. qualité pendant lad. année... .... .... goooft 7 octobre : au s° Bourpezin, en considération de son travail pour l’analise des plantes. ........... 150oott Au s° abbé pe Lannion, en considération de son application aux belles-lettres :1.....4...1404.00, 1500 Au s' MarcnanD, en considération de l’histoire naturelle des plantes qu'il fait................. 1200 Au s° Perauzr, médecin, en considération de la connoissance particulière qu’il a des mathématiques. 2000 Au s° Dacesme, ingénieur, en considération de plusieurs machines qu’il a inventées. . ... D uen 600ît Au s' Senizeau, élève de lad. académie, en considération de son application aux mathématiques... 5ooft Au s' Porenor, élève de lad. académie, idem.. hoofî
Au s° Dunawez, secrétaire de lad. académie, pour
ses soins pendant l’année dernière... ........ 15oof
Au s° Couper, concierge de l'Observatoire et commis à la garde et entretien des instrumens et machines de lad. académie, pour ses gages pendant lad. année. 5oott
Somme de ce chapitre........ 4Glooït
ACADÉMIE DE PEINTURE, SCULPTURE ET ARCHITECTURE DE PARIS ET DE ROME
31 décembre 1684-13 janvier 1686 : au s° CLerx, pour remboursement des sommes qu'il a fait tenir à
Rome, par lettres de change sur le s° François pe Sreu- BIER, payables au s° pe LA Teuzière, pour employer aux dépenses de l’Académie (9 p.)........... 68216K 3° 29 juillet-12 aoust : à luy, pour son remboursement des sommes qu’il a fait payer au s° Jean Masizion, à Home (spirit us.e Lead san pt Ta 460" 14 janvier : au s' Errarp, pour le reliquat du compte par luy rendu le 5 décembre 1684, arresté le 7 janvier 1685, de la recepte et dépense par luy faites pour l’Académie de peinture, sculpture et architecture establie à .. boot 13° 7° 21 janvier-11 novembre : aux 8° Girranp, Bruanr, Donsay, Bzonpez, Fécisien et Buzuer, architectes, pour leurs assistances aux conférences de l’Académie d’architecture pour l’année 1684 (4 p.)............ 3397" 28 janvier-"7 octobre : au s° pe BEAuBRuN, trésorier de l’Académie de peinture et sculpture, pour l’entretenement de lad. académie pendant une année jusqu’au quartier d'octobre 1685 (4 p.)......... .... 6oooï 18 febvrier : au s° Perir, pour deux médailles d’or et une d'argent qu’il a livré à l’Académie de peinture et sculpture pour les prix des élèves. ........ 59tt 9° 3° 14 octobre : au nommé Bertin, élève peintre, pour luy donner moyen de se rendre à l’Académie de Rome... A bn entends Ne Ru ii LEON 11 novembre : au s° pe LA Fontaine, pour rembourse-ment de ce qu’il a payé pour gros bois, cotterets, fagots, bougies et autres menus besoins pour les leçons et les conférences qui se font à l’Académie d’architecture. 100 14 novembre : à Zepuirin Apaw, élève sculpteur, pour luy donner moyen de se rendre à l’Académie de Rome.
LR RIRE AR ve te au nan ie LAON À Roggrr Doisy, autre, idem.............. 110 À Pierre Bounpy, autre, idem. ............ 110û
Somme de ce chapitre... . 79873 5° 10°
GRAVEURES.
31 décembre 1684-16 septembre 1685 : à SÉéBasTiEN Leczerc, parfait payement de 1569, à quoy montent soixante-sept desseins de médailles et quatre traits de revers, gravez en eau-forte sur des carrez d'acier pour servir à faire les modèles de cire, poinçons et carrez d'acier des médailles de l'Histoire de S. M. (4 p.)...
À SN D Made ee ML Te MRC GR AN Ne RS a 13691
7 janvier : à luy, pour quatre planches qu'il a gravées, deux de l'éléphant, une de l'ibis et de la cigogne, et l’autre du grand lézard écaillé............. 35at
789 ANNÉE 1685. — LOYERS DE MAISONS. 786
25 febvrier : à luy, pour cinq planches d'animaux, 10 septembre : à luy, pour une planche qu'il a gra-
une vignette et plusieurs desseins . ........
vée d’après une pièce de tapisserie de l'Histoire de S.M., représentant le Siège de Douay.............. 80oï 14 octobre : à luy, pour deux planches représentant la Prise dahuëss ei Las anne 2 leaf Hooft 14 janvier-2 septembre : à Cuariurow, parfait payement de 1280, à quoy montent trente planches qu'il a rognées et réformées pour servir à l'Histoire des animaux et quarante feuilles de desseins qu’il a fait pour servir à l'Histoire des plantes (3 p.)................ 1130t o décembre : à luy, pour neuf desseins de plantes rares, un dessein d’un poisson, neuf de la tortue et seize journées qu’il a employées à dessiner des parties d'autres animaux dt RD tes Ann 28 janvier : à pe LA Have, graveur en acier, pour deux carrez d’acier de revers de médailles qu'il a fournis aux balanctersidel SM ner et . 830ot 11 novembre : à luy, pour deux carrez de revers de la teste du Roy qu’il a gravez, l’un représentant l’Affaire des Fossez jaunes et l’autre l'Agrandissement de Paris... DU LA LÉO AE ASS de à et EE à UE DOCS 28 janvier : au s° Ranpon, graveur, pour les desseins qu’il a faits et deux planches qu’il a gravées et fournies dt D a CE DEN
A febvrier-9 décembre : à Mozar»
au cabinet des planches... ....
2 O de ses ouvrages de graveure à des poinçons et carrez de
graveur, à compte Ja teste de S. M. et autres (7 p.)............ 92995K
h febvrier : au s' Cuérow, graveur, à compte du poinçon et quarré qu’il fait de la teste de S. M. et de trois poinçons de revers qu’il a faits pour Gennes, Alger et A LES AR A PAU M En TA NC À 1
24 juin: à luy, à compte des cires, poinçons ct carrez QU se d EN ANA Pt ET LR DOUR
11 febvrier : à M. le duc pe Noaizcss, pour remboursement de pareille somme payée pour plusieurs planches 18 febvrier : à Le Paurre, graveur, pour plusieurs
gravées qu'il a acheptées pour le Roy.........
planches et plans qu’il a gravez pour le service de S. M. Pete A Se PE D dE OO
11 mars : à SILVESTRE, graveur, pour deux planches qu’il a gravées et fournies, l’une du chasteau de Versailles veu de devant les escuries, et l’autre d’une veue des Trois fontaines dudr bel Uni Ne ne 00 8, 0008
1% avril : à Le BLonn, graveur, à compte des plants et élévations qu’il a gravés................. 1000 6 may : à Bern et CLeris, graveurs, parfait paye-
ment de 8oof, à quoy montent les ouvrages de gra-
COMPTES DES BÂTIMENTS. — Il.
veures qu'ils ont faits sur le bureau du cabinet de ER ED A CRM 27 A © à LA ERA PE PT OS Too ul
12 aoust-25 novembre : à GLern, à compte de Îa graveure du parquet de marquetterie pour le cabinet des bijoux et la chambre bleüe du Roy (4 p.)..... 1400
6 may : au s° Bernard, graveur, pour trois modèles en cire de médailles qu'il a faits et qui ont esté envoyez d'Anpletenne. 44e en ane tan ae 160
3 juin-16 décembre : à Rorrner, graveur, parfait payement des poinçons et carrez d’acier qu’il a gravez et des modèles de cire qu’il a gravez (sic) pour le service de SM op eNt ADO 00
10 seplembre . à Mussuon, graveur, parfait payement des 770 pour les cires et carrez par luy faits pour les médailles de $S. M., et 60ott par gratification.. 870
7 octobre : à Louis Caron, pour remboursement de ce qu'il a payé pour faire graver plusieurs desseins tant pour la rivière d’'Eure que pour les maisons à bastir au Parc-aux-Cerfs et couvent des Capucines de a rue Saint- Honoré ter raies SAT Ru hhgt 19°
1h octobre : à Hencuzes Le Breton, graveur en acier, pour plusieurs carrez qu’il a faits, polis, et frappé des lettres autour pour S. M., pendant les années 1683, DB ol a présente 4 ds did te argent
16 décembre : à Mavcer, à compte des poinçons et carrez qu’il fait pour les médailles... ......... 150
Somme de ce chapitre...... 204474 1°
LOYERS DE MAISONS
7 janvier : aux Principal, procureur et boursiers du Collège de Cambray, pour leur dédommagement des bastimens abbatus pour la construction du Collège royal de France: pour 1684 ..:..4.:..:.,,..4 40%. 11801
18 janvier-19 aoust : au s° pe Louyr, pour quinze mois de loyer de sa maison sçize à Versailles occupée par les inspecteurs des Bastimens, à raison de 1800 par an a po ne ER RM Bras ir 2250
28 janvier-18 novembre : au s° Mariexer, pour quinze mois de loyer de sa maison sçize rue du Vieil- Versailles, occupée par les inspecteurs desd. Bastimens, à raison de 2000! par an (2p.)............, 9900
28 janvier : à la veuve Gorer, pour le loyer d’une chambre et escurie occupées par le garde de Roquancourt, pendant quinze mois.................. 5oît
À Prenre Bouregois, pour la maison du garde de Vau- CPeSSOR Me on SPP PM EUR, eh + Bot
A François Boy, pour celle du garde de Trappes. 45
À Prenre Picanp, pour celle du garde de Saclay. A5
IMPRIMERIE NATIONALE
25 mars : à M. le Coadjuteur de Rouen, pour une année du loyer de deux maisons à luy appartenantes, sçizes à Paris, rue Vivien, occupées par la Bibliothèque du Boys dus à: RARES to bslasais te .. booof
25 mars : à la dame Cornugz, pour une année du loyer de neuf maisons occupées par les Mousquetaires du Roy, sçizes à la Halle-Barbier, à 180 par an pour cha- CRE dan LEE déeE vetié jé Ae nie ... 1620
6 may: aux enfans du s’ Perir, pour six mois du loyer d’une maison, sçize à Versailles, occupée par le s' Le- FEBVER, Conteaiiguba Lui LUN Juan 6ooït
13 may : au nommé Crécne, épicier, pour six mois du loyer d’une chambre et cabinet occupez par les gondoliers véniliens nouvellement arrivez à Versailles. 6o#
17 juin-16 septembre : au s° Mocar», graveur, pour son payement du loyer d’une maison qu'il occupe jusqu'au mois de juillet, en altendant que le logement que S. M. luy a accordé aux galleries du Louvre soit vuidé par da veuve Ganmin Ce ps, LU 20 2104
26 aoust : à Remy Jaxsow, jardinier, pour le loyer de chambres qu’il a occupées depuis le 1° octobre 1683 Juan ts avt UD LL Le. 184
25 novembre : au s’ Pourrincourr, pour demi-année, cscheue le dernier décembre 1684, de la maïson et manège à luy appartenants occupez par la grande escurie. . PRE dun MER g nl Li Sn RL Le se. DODDP
9 décembre : à la dame Dasrric, pour une année du loyer de deux maisons, sçizes à la Halle-Barbier, occu-
pées par les Mousquetaires . ................ 5oof
Aux héritiers de la veuve Perrier, pour le loyer de
deux maisons idem........ SR US dE tr à 5oot
Au s° chevalier Houez, idem........... Le. OO
À la veuve Massonwer, idem .......... ee... 860û
AS RoëEns den 0 is ut Gus EN 2% "8601 Somme de ce chapitre......... 18924
ET NON-JOUISSANCES
7 Janvier : au s° pe Becrancourr, prieur, curé de Rennemoulin, pour la non-jouissance de cinquante arpens de boïs laïllis dépendans de sond. prieuré et cure, occupez par les travaux des environs de Versailles. Goott
28 janvier : au s° pe LA Mare, pour remboursement de trente-six thoises de superficie de terrain qui a esté pris par ordre de S. M. pour l'élargissement de la rue
de Sève, et pour l’indemniser de 16 thoises de murailles
de closture qui ont esté abbatües pour l'élargissement de lad. rue, le tout pris dans le jardin et cour de la maison dud: s°.pe La Mare. .,,..:....., 4.4: 179 11° 1°
18 mars : aux marguilliers de la fabrique de Choisyaux-Bœufs, pour une année de non-jouissanee de 3400, à quoy ont esté liquidez dix-huit arpens quatre-vingtdeux perches de terre appartenante à lad. fabrique, compris dans l’enclos du pare de Versailles... .... . 170
12 aoust : à Jrax Prieur, dit Saivr-Azrarp, ei-devant propriétaire du moulin Allard, à compte du remboursement du fond et du dédommagement dud. moulin... AAC nNSE SAS s EN PR ARR RNA M ob
Somme de ce chapitre..... 24434 11° 1%
N'est icy fait eslat des acquisitions de la terre et seigneurie de Saint-Cyr, de M. Séçurer ne Saiwr-Brisson, moyennant 41100 et des bois cy-après déclarez moyennant 239970%, sçavoir : de 78 arpens de bois taillis sçituez proche Buc qui appartenoient au s° Hegerr, seigneur de Bue, de 28 arpens qui appartenoient à l’abbaye du Port-Royal-des-Champs, sçituez dans la nouvelle augmentation du petit parc de Versailles ; de 146 arpens de pareils bois taillis, scituez dans le grand parc de Versailles au-dessous du bois d’Arey, appartenans à M. px Maurevier; de 38 arpens 37 perches d’autres bois laillis sçituez au mesme chantier, et partie enclavez en ceux ey-dessus, appartenans à M. pe Granpuaison; de 19 arpens 77 perches d’autres sçituez entre la chapelle Saint-Jean el le Petit-Arcy, aussi enfermez dans le grand pare, appartenans à M°° ne Vexpoeuvre, et de 305 arpens 50 perches de bois taillis appartenans aux Célestins de Paris, aussy sçituez dans le grand parc entre le village de la Boullie et celuy de Buc, attendu que tout ce que dessus a esté payé par M. pe La Feuicrapr; cy
DUT, : Pete PAS RSA ANR AE RS TE AT ITEE
ÉGLISE DES INVALIDES
7 janvier-2 décembre : à Simon Prpauer et Micuez Harnouis, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'ils font pour le bastiment de lad. église (RS Disc care se the SR AU 142900
5 janvier-21 octobre : à Pierre Rocer, serrurier,
parfait payement du gros fer qu’il a fourni pour lad,
éplse (D Dh... nee eve bite à 6 MABOIE LES 67 21 octobre : à luy, pour 2999 livres de fer fourni jus@u'au.8-octohre.... PT tr ee
Somme de ce chapitre... .
ACHAPTS ET PLANTS D’ARBRES
21 octobre-g décembre : au s° ne Lerës, parfait payement de l'achapt et voiture de six mille ormes qu’il a fait venir du pays d’Artois pour planter à Versailles (aps ve rte 4 a vu hotte ft 6"
21 octobre-2 décembre : à Micuez Dorée, parfait payement de 4loo ormes qu'il a fourny pour idem... M à CUT NS NT RE 286ott
21 oclobre-2 décembre : à Louis Germain, parfait payement de 2870000 plans de charmille et 604000 plants boursaux qu’il a fait enlever dans la forest de 2581h
21 octobre-2 décembre : au s° Taizzy, parfait paye-
Lions et voiturer à Versailles (2 p.).....,..
ment de 3250 mines de gland qu'il a achepté aux environs de Compiègne et fait voiturer à Versailles (3 p.).. LS MON PA SR ONE ME ee AT OL
29 novembre-23 décembre : au s° Varpon, pour payement de 4160 ormes, 100 chicomores et 108 milliers de plant d'ormille qu'il a fait venir des environs de Rouen pour Versailles (2 p.)....,.... 26098 10°
23 décembre : à Jean Dior et consors, à compte de 1263 bottes de buys qu’ils ont fournis pour planter dans le parterre au-dessus de l’orangerie de Versailles.. 4oof
28 janvier-10 juin : à Reuy Janson, jardinier, parfait payement de 5649 4° 9° pour les labours et trous qu’il a fait dans les allées de l’ancien parc et du nouveau depuis 1081 (9 Die es à ,... 254att 4° 0°
h mars-4 novembre : à luy, à compte des défrichemens et labours aux grands et petits plants d’arbres dans le nouveau pare de Versailles (7 p.) ..... 666oft
10 juin-4 novembre : à luy, sur le premier labour aux arbres des avenues du chasteau de Vincentes (3 p.). se a Sn U bete DENT se AD
10 juin-92 juillet : à luy, sur le labour aux grands et petits plants d'arbres dans la grande remise entre Rennemoulin et Villepreux (2 p.)............ 96ott
1 4 octobre : à luy, sur les bonnes terres qu'il a fouillées et voiturées dans les rigolles du petit parc... 200
h-925 novembre : à luy, sur les trous qu’il a faits pour le regarnissement des arbres morts des allées de Pancien pare (æp.)..:...::2., Re CL 1200
2 décembre : à Cmances Jason, pour son parfait payement de 5564 16° 3°, à quoy montent les fouilles de méchantes terres pour faire des rigolles sur les rampes du fer à cheval au-dessus de la tonne (Latone) dans le
petit parc et des bonnes terres nécessaires pour remplir lésdmipoess +, ML ARRET 356 16° 3°
28 janvier : à Hewry Tniérv, jardinier et consors, à comple de 7000 trous qu'ils ont faits dans le nouveau parc de Versailles pour y planter des arbres... .. 8oott
L mars-10 juin : à luy et Jaques Le GENDRE, parfait payement de 8995 pour 15641 trous qu’ils ont faits pour planter des arbres dans les avenues de Marly, Clagay: et Giatigny (3:p.). 4422 PEL ou 2895 0° 54
10 juin-25 novembre : à eux, sur les trous et labours qu’ils font dans les avenues de Marly, Clagny et ailleurs: (5 ph ss sortis : .. 3270
11 febvrier-10 juin : à Pau ToucaarD et consors, terrassiers, parfait payement des fossez qu’ils font dans les avenues des Maisons Royalles et autour des remises nouvellement plantées en bois dans le grand parc (6 p.). ANR Le SR EUR sed Ur 2788h 5°
11-25 febvrier : à Pigrre Noseau et consors, vignerons, parfait payement des labours pour semer du gland dans le parc de Boulogne (2 p.)........... 210 16°
7 janvier-18 febvrier : à Marrin Tréau et Jean Fras- LON, parfait payement des rigolles qu'ils ont faits autour des six faisanderies dans l’ancien parc de Versailles ÉMPRNLAS E RAA ee sine ste At be ae 3781 19°
k mars-8 juillet : aud. Tréau, parfait payement des fossez qu’il a faits autour des remises nouvellement plantées en bois dans le grand parc (4 p.)..:. 1516 7° 6°
9-23 décembre : à JEan FrasLow, terrassier, à compte de 800 trous qu'il fait pour planter des chicomores dans les bosquets du petit parc (2 p.).:.:.:::.:::.. 1551
28 mars-28 avril : à Esrienne Le Vasseur et consors, parfait payement de 170900 de plant d’aunette, 80300 de chesne, 64500 de fresne, 5000 d’espine blanche, oo pommiers d’haulle tige, 26 tillots et 24 chicomores qu’ils ont fourni pour planter dans le grand parc dé Versaillegin nf bits ous sh 1620 2°
28 janvier-27 may : à Jaques Rosger, Pierre Cozinor et consors, parfait payement de 53654 15° 3%, à quoy montent les labours, fouilles et remplissage de trous et plantages d’arbres aux douze remises à gibier plantées en bois aux environs de Trapes et Saclay (3 p.)...... ;
NDS pu TR SR CE ACER S Re SEULE, R 33654 15° 3°
trous qu’ils ont faits aux arbres des avenues de Versailles CO LE, Es 4 CADET . 3300
h mars-27 may : aud. Jaques Roserr, parfait payement du labour d’un pied de creux qu’il a fait à quinze arpens de terre pour planter de l’ormille en pépinière
en deux remises dans le grand parc (3 p.).... 7354 9° 25 novembre : à luy, à compte de 16000 arbres qu’il éraeres :d'Épihesi ir. 02 TOR URI UN ERA . 6oot
rai COMPTES DES BÂTIMENTS DU ROI. 192
10 juin- { novembre : à Nicozas Besxarn, pour les 1°, 2° et 3° labours qu'il a fait aux arbres des avenues des Thuilleries (3 p.)......... upy ideas k50of
10 juin-29 juillet : à Esrienxe Parmenrier et Jaques Lecexpre, lerrassiers, parfait payement des labours qu'ils ont fait à soixante arpens de pelits plants nouveaux dans le parc de Boulogne (2 p.)....... 10454 13° 5°
18 novembre-9 décembre : à eux, parfait payement du labour d’un pied de creux qu'ils font dans led. pare (DB eh Far ie 5hot 9° 6°
28 janvier-18 mars : à Jean Frape, parfait payement de 10513 arbres qu'il a armés d’épines, à raison de 6H pour chacun cent (a p.)in 4 his ue: 630tt 15°
10 juin-/A novembre : à Iuy, sur les trois labours qu’il a fait aux arbres des avenues de Saint-Germain et ERVALONS (Si Daeta ne ie sine se dump del de 380ott
h-25 novembre : à luy, sur les trous qu'il a fait dans tesd. avenges-(a p.),::244 dus msvnag he 300
18 febvrier-27 may : à Anroine Tricapeau, à compte des deffrichemens, labours et petits plants d'arbres qu’il fait proche Noisy, l'estang de Clagny et dans le nouveau parc de Versailles (5 p.)......... RER 13000
29 avril-23 décembre : à luy, sur les labours de peüits bois nouveaux plantez dans le parc de Versailles (OBS EE Ne dE etes 6 7460
10 juin- A novembre : à luy, sur les labours de petits plants de bois des environs de Marly et. Roquancourt (HD RES et ei Ab ses 2640
À luy, sur les labours aux terres plantées par Jean- Baprisre Crosnier en 1680 et 1681 (3 p.).... 156ot
À luy, sur les labours où sont plantez les arbres en quinconges dans les nouvelles remises et à la ceinture des murs de closture du grand parc (4 p.)...,..... 860ott
5 aoust : à Tricapeau, laboureur, à compte de 701 arpens ou environ de terre qu'il a labouré et planté en nouveau bois dans les remises du grand parc... 1800
novembre : à luy, sur le troisième labour aux arbres en quinconge des nouvelles remises à gibier..... 900
À luy, sur le troisième labour aux petits plants de bois des remises à gibier. ..........,.,.4. 2060
À luy, sur le troisième labour aux terres plantées par Jeanx-Baprisre Crosnier en 1680 et 1681....... 530ot
À luy, sur le troisième labour aux petits plants de bois des environs de Marly dE En Dia Ru 880!
23 décembre ‘ à luy, sur dix-huit arpens de bois plantez en bosquet dans le parc de Versailles... 10004
28 janvier-18 avril : à Simon Gron6£s et consors, terrassiers, pour leur parfait payement des bonnes terres qu'ils ont fouillées sur le bord de l’estang près la Mé-
nagerie de Vincennes et voilurées dans le petit parc pour
mettre au pied des arbres fruictiers (5 p.).. 2704 10°
L mars-20 may : à Jean Boisseau, terrassier, parfait payement des fossez qu'il a fait autour des remises nouvellement planlées en bois dans le grand parc de Versailles, à 5° la ‘thoise (4 p.)...........,... 10614
h mars-20 may : à Simon Tuiéry, parfait payement de 2908 thoises courantes de fossez qu’il a faits, à 5° la hotte (8 ph OUR ul diam A Le 7274
10 juin : à Pierre Couinor et consors, pour le labour des avenues hors le parc aux petits plants des anciennes
PODMSCS RE RSA LIN RAS OR ELU mn Or 250ott
OUVRIERS DE I A PÉPINIÈRE DU ROULE
1h janvier-23 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à la pépinière du Roule pendant l'année 1685 CObANES RAR ANR MEL SUEMA EEE 688att 15° 3°
2h juin-29 juillet : à Pierre Baupeu et consors, parfait payement des fouilles et transports de bonnes terres qu’ils ont faits dans le jardin de lad. pépinière Cned AR ba Et Ed AE Eu halh 10°
2-30 septembre : à Antoine Coras et consors, parfait payement de soixante-dix thoises de grand fumier qu’ils ont fourni pour couvrir des oignons et plants à Ja pépi- DOS AD baie midi diem coca. hoot
h febvrier : à Anrnoine River, menuisier, à compte des caisses qu’il fait et fournit pour la grande orangerie De NOPRES ESC ee di er dore. Goot
18 febvrier-15 avril: à Pierre Rocer, serrurier, parfait payement de 10528 livres de fer qu’il a fourni pour poser des grilles et pour la construction de la serre des orangers et autres ouvrages de serrurerie de la pépinière du Roule (3 p.).......... 1789ît 0° 14°
18 mars -29 juillet : à luy, à compte de la ferrure de plusieurs caisses d’assemblages pour l’orangerie de Ver- He FOR SA na meet re 195204
Somme de ce chapitre... 117064 6° 5%
REMISES DE LA PLAINE SAINT-DENIS
29 avril-2 décembre : à Nicoras SezxiEer, maçon, parfait payement des ouvrages de maçonnerie au mur
de closture qu’il fait à une remise plantée en bois dans .. 7564#1° 8°
10 juin-4 novembre : à Hierosws Droir, sur ses labours aux petits plants de bois dans cinq remises à
la plaine de Saint-Denis (12 p.)......
gibier à la plaine de Saint-Denis et autres dépendances (Ci DA E er ds JE PATES LÉ AUOT
Somme de ce chapitre... 77154 1° 8*
ROLLES D'OUVRIERS
QUI ONT TRAVAILLÉ SOUS LE SIEUR BALLON
7 janvier : aux vignerons, jardiniers et ouvriers qui ont fourni du fumier pour mettre au pied des arbres fruitiers anciens et nouveaux plantez dans le parc du chasteau de Vincennes (2 p.)............ 84ott 15°
7 janvier-23 décembre : à ceux qui ont travaillé à émonder les arbres des allées et difflérens autres ouvrages dans le grand et petit parc de Versailles (39 p.) à 11658 11°
h febvrier-5 aoust : à ceux qui ont travaillé à émonder, labourer la bonne terre de la pépinière, et aatres ouvrages à Saint-Germain-en-Laye (5 p.) .... 395 1° 11 febvrier-/A mars : à ceux qui ont travaillé aux arbres plantez en réserve près Gallye et l’estang du bois Robert, pour fournir aux ouvriers qui ont planté dans le grand et nouveau parc (5 p.)....... sh #64 7e
11 febvrier : à ceux qui ont émondé les arbres des avenues des Thuilleries et pourtour de l'arc de triomphe. 139 18°
11 febvrier-8 juillet : à ceux qui ont travaillé à coupper aux pieds les hois nouveaux plantez dans le parc de Boulogne et ceux qui ont travaillé aux plants de 1809 4° 10° 18 febvrier-1" avril : à ceux qui ont travaillé à rem-
chesne dans led. parc (6 p.)..........
plir de bonne terre des trous dans le petit pare de Vincennes pour planter des arbres dans les quarrez, et oster la mauvaise terre et en meltre de bonne au pied de ceux des espalliers, et autres ouvrages dans ledit parc 16294 15° Ai h mars-23 décembre : à ceux qui ont travaillé à la
de Vingennes (5) na pépinière de Roquancourt (12 p.)...... 5oagt 19° 2°
18 mars-25 novembre : à ceux qui ont travaillé à regarnir de plants les bois plantez en 1680 aux environs de Marly et en avoir déchargé quatre batteaux au port déds Marty Si tes urnes Pt : 56301 4°
1-29 avril : à ceux qui ont criblé le gland qui estoit en réserve dans un jardin à Bailly (3 p.)..... 379 7° 1° avril-25 novembre : à ceux qui ont arraché des
tillots et ormes dans la pépinière d’Aulneau (2 p.).. 162 18°
25 novembre-9 décembre : à ceux qui ont travaillé à enterrer le gland envoyé de Compiègne à Choisy-aux- Bœufs pour semer en pépinière (4 p.)...,., 889% 11°
hs ss...
ANNÉE 1685. — DÉPENSES DE PLANTS D'ARBRES
25 novembre : à ceux qui ont travaillé treize jours et Lrois nuits à recevoir les ormes et pelits plants arrivés d'Artois et d’autres endroits, et les avoir enterré. ...
FOOT TOR ER OU UP EU . hght 19° 8
Q décembre : à ceux qui ont travaillé à recevoir, enterrer, tailler les racines, distribuer aux ouvriers qui plantent les arbres envoyez de plusieurs pépinières. . …. 2734 18° 9°
Somme de ce chapitre. 25393 3° 10°
ss serons se + à
DISERSES DÉPENSES DE PLANTS D’ARBRES
7 janvier : au nommé Taïzuy, pour remboursement de ce qu’il a payé pour avoir fait amasser dans la forest de Compiègne 758 mines de gland et les avoir fait voiturer jusqu’au port de Saint-Cloud. ..... . 87itt o° 8°
À Jaoues Hamox et Jan Dior, pour 1087 chicomores qu'ils ont fourni pour planter dans l'avenue de Porchefontaine , et pour avoir fait arracher 300 ormes dans la pépinière d’Auneau accordez au R. P. pe LA Cnaiss. BR AU LP MU DT CAR te OM AA h7hi 40°
À Cnarzes Jaxsow, pour avoir fait et relevé des fossez pour la conservation des arbres des avenues du chasteau 834 19°
Aux jardiniers et autres particuliers des villages des }
dE VINCeRReS à A NA Ua An PR tte
environs de Versailles, pour 689 milliers de petits plants de chesne pour planter dans le grand parc de Versailles 1837 11°
À Cuarzes Caresriex, Jean FerranD et consors, voi-
par eux arrachez et voilurez............
turiers, pour avoir voituré des arbrisseaux du jardin de la pépinière du Roulle dans les parcs et jardins des Maisons Royalles et autres dépenses extraordinaires faites aude parmi Bad Pre vais 71110
29 juillet : à Jaxsow, pour avoir sorty des jardins de lhostel Séguier, à Paris, et de chezle s° Forwonr, à Pacy, vingt gros orangers, fourni équipages et voitures pour 230t 7° 6°
7 janvier : à la demoiselle Boucar», pour remboursement de charbon et fumier qu’elle a fourni pour h5t 6°
1 janvier-14 octobre : au s' BaLow, pour rembour-
les mener à l'Orangerss PEUT Ent Fer
l'orangerie du jardin des Thuïilleries. ........
sement de l’achapt et nourriture des cignes qui sont sur les rivières de Seyne et d'Oyse depuis Corbeil jusqu’à Rouen, et pour avoir pris 202 jeunes cignes pour les esjointer, du 1% octobre 1684 à fin septembre 1685 CODEN sn, DUR ETES detere vert DB"
1h janvier-27 may: à Micuez Taisaucr, jardinier, pour son remboursement des sommes qu’il a payées pour achapt d'arbres fruictiers, échalats, paniers, paille
et fumiers, tant pour le petit parc du chasteau de Versailles que pour celuy de Vincennes (4 p.). 2530ot 19°
21 janvier-28 octobre : à Nicozas Mazuerse, vanier, pour son payement des mannes, hottes, corbeilles et bannettes par luy fournies pour mettre des arbrisseaux et des fleurs pour le jardin du Roule, déduction faite de 100 pour lozier qu’il a coupé et enlevé dans l’isle dés Cignes, devant le Cours de la Reyne (3 p.).. 93otl 18°
21 janvier-14 octobre : à Jean Cnérien et consors, pour fumier de vache qu’ils ont fourni (a p.). 713# 2°
21 janvier : à German Caerrevizse, jardinier, pour plusieurs arbres fruitiers fournis pour planter dans le parc de Fontainebleau et au jardin du Val.,... 88h 3°
h mars : à Jrax Vizain et consors, jardiniers, pour 100700 plants de chesne, 9000 de plant d’aunette, Looo de plant d'érable, 200 cicomores, 365 bottes de buys de bois et 6926 ormes qu'ils ont vendu et livré pour planter à Saint-Germain-en-Laye et dans les parcs de:Versailles «41. sue hat iiotus as in Go nttnet
25 mars-29 juillet : à Hrenosme Dror, lerrassier, pour avoir deffriché, labouré et planté en bois huit arpens de terre en deux nouvelles remises à gibier dans la plaine de Saint-Denis, à raison de 20t l’arpent (2 p.) RAD A CU CAEN AN de A MEN lisses ot
1% avril-13 may: à Jaques Porrraicr, menuisier, pour caisses pour l’orangerie des Thuilleries et pour le jardin de Monsieur, à Saint-Cloud (2 p.)...... 477*
10 juin : à luy et consors, pour plusieurs caisses d'assemblages qu’ils ont faites pour lorangerie de S. M...
thoises 1/2 de pallissades de charme autour de cinq faisanderies dans le parc de Versailles et fait 541 trous pour planter des chicomores dans le petit parc. 169f 17°
1% avril-28 octobre : à Jran Lx Roy et consors, pour avoir voituré du jardin de la pépinière du Roulle -des arbrisseaux pour les Maisons Royalles, et sept gros orangers du jardin de la dame Formowr à l’orangerie de Versailibe-(3:p;)-2i6, 143 aiot he édite 1101 9° 6%
15 avril: à Nicocas Gozuer et consors, pour avoir fait 2090 trous de 6 pieds de large sur 2 pieds de creux et autres ouvrages pour planter des arbres fruictiers.. . se NE Buub near si sort dé état he 1684 9° où
À Jean Penron et consors, pour avoir voituré des fumiers et fait d’autres ouvrages dans le parc de Vin- CHE Peso db ect a ss. HSBHE!
A Jean Cnevauter, pour avoir rétably une porte cochère qui a esté rompue en voiturant du gland dans le
jardin du s° Cauppin, à Baïlly..,........
29 avril : à Jaques Husy, jardinier, pour 580 touffes de vignes vierges reprises en mannequins qu'il a fourni pour planter au chasteau de Marly, à 8° pièce... 939
13 may: à luy et consors, pour 950 œillets d’artichaux, 760 pieds de melons et concombres et autres légumes pour planter dans les jardins de Noisy, de Saint- Cyr etats See RSS 323h 1°
29 avril: à Micnez Bzoquiaire et consors, pour 202300 de petits plants de chesne, d’aunette et fresne qu’ils ont fourni pour planter dans le grand parc. .... 685# 18°
27 novembre : à eux, pour avoir voituré des arbrisseaux à Versailles. ; ........4... dé se sérahoit6"
13 may-26 aoust: à Jaoues Hamon, jardinier, pour labours pour planter des ormes et tillots au terroir d’Aulheau;-9tês Booaut (a mia su ds in NH 664
13 may-29 juillet : à Renaucr, charpentier, pour avoir osté plusieurs pièces de bois provenant de la démolition des serres du jardin de Trianon qui ont esté voiturées au jardin de la Pépinière, et pour la démolition d'un grand appenty qui a servy lhiver dernier à couvrir des orangers à la pépinière (2 p.)...,. 250 14°
13 may : à Jean Rocer et consors, pour avoir voituré du jardin de la Pépinière les arbrisseaux nécessaires à planter dans les parcs et jardins des Maisons Royalles. . RES NU SRE ES AO D OL EU PO Noa BONE
27 may : à Esrienxe Frowenrin et consors, pour deux cents gérofflées doubles et cent œillets, le tout en pot, pour-plañter à:Trimens. :.4 une #00 28 . 2688 13°
À Anroine Rocer, jardinier, pour son payement de la voilure par eau et par terre de 10 citronniers limes douces du chasteau de la Meilleraye, en Poictou, et de celui de Veret, en Touraine, à l'orangerie du Roi à Versailles, et 218 livres de graine d'ifs (2 p.).. 1029 9°
25 novembre : à luy, pour 218 livres de graines d'ifs, x compris les: voitures, ..........1:4%: JHerBN à ot
27 may-25 novembre : à Prerre Cocmnor, pour avoir travaillé à donner des niveaux pour dresser les terres pour planter des ifs dans le jardin du chasteau de Marly, à 4ik par jour (avps)iie dent aus 95, 184
10 juin : à Anroue Rinquer, voiturier, pour 62 thoïses 1/a cubes de fumier consommé pour servir aux orangers-par luy fournis................. 68att 13° 4°
À Marti Barra, pour avoir lravaillé vingt-deux jours à arpenter les terres plantées en petit plant aux environs de Versailles par Tricapau........... 88
8 juillet : à Jean Berrranp et consors, charons, pour un grand chariot à tondre des palissades et autres ustancilles pour le pelit pare de Vincennes. ... Ba5it 14° 6°
À Jean Risaupeau et consors, pour fourniture el ra-
comodage d’arrousoirs de cuivre et autres ustencilles pour le: jardin du Rondes, 224 2000 ait gt
Au s° Caurrin, notaire à Paris, pour dédommagement du dégat qui a esté fait en sa maison el jardin scituez à Bailly par les charrois qui ont voituré du gland pour semer en pépinière dans le grand pare de Ver- Sales s 20 pal LE SPRL Na Lord
A Louis Powparpy, sergent à verge au Chastelet de Paris, payement de huit gros orangers de l’hostel Séguier à Paris envoyés à l’orangerie de S. M. à Ver-
22 juillet: aux ouvriers qui ont labouré et serfouy les pépinières d’ormes et de glands dans les parcs de Versailles 392h 18° 4°
29 juillet : au nommé Porrevix, pour avoir fait voiturer six grandes quaisses plaines de pommes de pisséats, dix autres quaisses plaines d'oignons et de fleurs, de Lion 3554 a 6
19 aoust: à Nicocas Moueav, jardinier, pour avoir fouillé un puits au jardin de Saint-Cir, remply des 1h
26 aoust: à Roperr Laggé et consors, pour les premier et deuxième labours qu'ils ont fails à 2126 thoises de plates bandes plantées de charmilles en palissade autour des cinq faisanderies du grand pare. 314 17° 6°
sulles. EN ASE CS EURO
à Paris pour les Maisons Royalles. ......
fossez et fait d’autres oUMrages a: Lin
À Rossnr Le Roy et consors, pour la voilure de vingt grands orangers du jardin du s' Lancrée à Paris à l’orangerie-de Versaïlles.. ..,.,..,.,..... 459 8°
28 octobre : à Cocnois et consors, pour voitures d’arbrisseaux pour planter à Marly...... ago
25 novembre: à Counrois et consors, pour voitures d'ormes à la pépinière d’Aulneau...,.... 10114 9° 6°
A Manu et consors, pour voilures d'arbres en divers He huénnicente 4 us:
7 janvier : à Jaques Rowsrr et consors, parfait payement de 965 17° 8° pour avoir fait armer d'épines 16098 arbres dans les avenues de Versailles. 5654 17° 8°
A Jean Frarox, parfait payement de 16ot pour 1258 trous qu’il a faits pour planter des chicomores dans les bosquets du petit parc... ....
28 janvier : à Jaques Juzienne, jardinier, parfait payement de 77071 10° pour 12000 ormes, 320000 d’or: milles qu'il a fournis pour planter dans les pares de Versailles et 4 boisseaux de graines d’ifs pour semer au
jardin de la pépinière du Roy au Roulle.. . 3707 10°
11 febvrier: à Nicoras Bssxard, jardinier, parfait payement de 63aft 8° à quoy montent les labours et autres ouvrages par luy faits aux arbres des avenues du palais des Thuilleries, Cours la Reyne et parc de Boulogne en 1684...... sérhco see. 19716
18 fehvrier : à Jean Frape, terrassier, parfait payement de 1hgal 3° à quoy montent les trois labours et autres ouvrages par luÿ faits pour entretenir et garder les arbres qui forment les avenues de Saint-Germainen-Laye, plaine de Vézinet et ailleurs 2 40 Gallas
À Guanues Janson, parfait payement de 6854 9° 5%, pour trois labours et autres ouvrages par luy faits pour l'entretien des ormes qui forment les avenues du chasteau de Vincennes en 1684...
19 avril: à Noëc Ricuow, pour 455 thoises 1/2 cube, à 25° la Chôïise, pour dresser les allées du parc de Vincennes 569ht 3° 4°
À Cuarues Mon, pour 7 arpens g1 perches de terres labourées dans le grand parc de Boulogne, à 5° 0e. DONS R 276 17°
10 juin : à Jean Boisseau, pour les fossez qu'il a fait pour clore en partie une remise à gibier semée en grain dans le grand pare de Versailles, à 2° 62 la thoise... 434 15°
34 juin: à François Merray et consors, pour les fossez qu'ils ont faits et relevez dans les parcs de Versailles pour la eonservation des arbres, du 21 may au 1174 15° 6°
À Nicoras Mousau, jardinier du couvent de Saint-Cir, pour lentrelien et rétablissement du parc et jardin que S. M. a nouvellement acquis à Saint-Cir. . a8gtt a° 10
9 décembre : à luy, comme jardinier du couvent de Saint-Cir, pour trois mois de ses appointemens, à ‘3654 par an, compris {5 voyages qu’il a fait avec un cheval chargé de légumes voiturés de Saint-Cir au chasteau de NOV Lee
D MUR EU
tam rs ce FOUT
18 novembre : à Jean Dior, jardinier, pour 217 bottes de buys de bois, de 3 pieds 1 /2 de tour, pour planter un parterre aux Récolets de Versailles et 15 bottes pour la Chancellerie, à 9° 7° la bolte .. .......... 75 19°
À Germain CnEepeviLce, jardinier, pour quatre-vingtquinze peschers, dix poiriers et cinq pruniers qu'il a fourni pour planter dans les jardins de Vincennes. 364
9-23 décembre : à Micueu BLoquaire et consors, pour l’aunette, fresne, épines blanches et autres petits plants qu’ils ont fourni dans le grand: pare et ailleurs (See D NAS, r6798 167
9 décembre : à Jaques Rogerr, jardinier, pour avoir fait labourer avec des besches, d’un pied de creux, 5 ar-
pens 83 perches le long du nouveau mur en dedans du prandiparc Aie Ain ie. en hs etait due Ha GT 8! 23 décembre : à luy, pour les trous qu’il a faits pour planter des arbres dans la nouvelle augmentation du parc de Versailles. . ........ Re CC UbLE CE A Roserr Lassé et consors, pour avoir lahouré les palissades de charmes aulour des cinq faisanderies de l'ancien parc de Versailles et autres ouvrages. . 75 17° A Jaques Hamon, pour avoir arraché et voituré des arbres de la pépinière d’Aulneau pour planter dans le parc de Vincennes. 44 414... 08e IAE ne 27 17° A Cnances Crestien et consors, pour avoir voituré des arbres et arbrisseaux pour planter dans les parcs et avenues des Maisons Royalles.. . ..... bon a DEN A Husy et Dior, pour 5300 pieds de vigne vierge pour planter dans les jardins du chasteau de Marly... M Me M ES dre QT RARE RENE ES ON À Bomezns et autres, pour 6578 ormes et 1370 chicomores qu'ils ont fourni pour planter dans le parc de Versailles . ..... AMOR 4 nanas RERO Re 4336 8° À Henrierre et consors, pour seize douzaines de clayons et autres fournitures. . . . . Le tONAOS À Hicrosme Drorr, terrassier, pour 590 thoises de rigolles qu’il a fait pour planter des épines blanches... RÉ CRD RE ON Re dit Me EE) DORE A Le Cocmois et consors, pour avoir fait prendre sur la rivière de Seyne, depuis Corbeil jusqu'à Vernon, 376 cignes pour les mettre sur l’isle devant le Cours la Reyne. cs itunes Na dise 311 0° A Fernaxn et consors, pour la dépense extraordinaire qu’ils ont faite à la maison, orangerie et jardin de la pépinière du Roule................... 1654 81
Somme de ce chapitre. . . .. 146414 5° 9°
MAÇONNERIE
11 febvrier : à Jean DE La Rue, maçon, parfait payement de 2606 12° 11%, à quoy montent ses ouvrages de maçonnerie à la geolle de Saint-Germain-en-Laye, en 11 ORNE rats ST Ron SC A CO DONC AA
18 mars: à Pierre Le Roux et Jean Beauré, pour l'agrandissement qu'ils ont fait desd. 360 trous de la terrasse en saillye du pourtour du .chasteau pour y passer des tuiaux de plomb pour l'écoulement des eaux. 350of
19 aoust: à Guiccaune DE La Rue, maçon, parfait avement de 6oot, à quoy monte le remplissage de pa) Œ
moïlon fait à la charpente des deux esprons qui sont construits devant les avant-becs de la fin d'Oise. 150
26 aoust: à Pasquier LaurenT, entrepreneur, pour parfait payement de 1384 15°, à quoy monte le massif de libage sans mortier par luy fait au bout de la digue du moulin de Palfour, entre les pieux de charpente qui ont esté posez pour allonger lad. digue. . ... 184 15°
30 septembre : à Nicoras Diaré, plastrier, pour son payement de 38 septiers de plastre qu’il a livré pour les réparations du chastean de Saint-Germain-en-Laye. 38
25 novembre : à luy, pour son payement de 20 septiers 1/2 de plastre........ ME LOL GTS ro"
7 janvier-15 avril: à Taévenor et Le Maisrre, entrepreneurs , à compte des ouvrages de maçonnerie qu’ils font au chasteau de Saint-Germain (11 p.).... 4hoof
25 febvrier-29 avril: à Jaque BanrBier, maçon, à compte de la maçonnerie qu’il a faite aux hostels de Saint-Germain-en-Laye qui sont aux entretiens du Roy CS PhopiRe En. RONDE He a TR ASS MES 850ot
13 may-16 décembre : à luy, parfait payement de 1306# 19° 3%, à quoy montent les réparations de maconnerie à la Chancellerie et petite escurie du chasteau de Saint-Germain-en-Laye (8 p.)...... 31564 19° 3°
27 may-17 juin: à luy, pour son parfait payement de 2403 15° à quoy montent les ouvrages du massif qu'il a fait joignant la roue du moulin de Palfour (2 p.) SN RG a RES MER PU DEE LE Ets 2 8534 15°
1h janvier-30 décembre : à Guxon Prrrox et Pasquier Laurenr, entrepreneurs, pour parfait payement des provisions de matéreaux et ouvrages de maçonnerie par eux faits pour la construction de deux remises de la garenne de Vézinet (20 p.)........... 167434 8° L°
1h janvier-h mars : à Roserr Le Roux et Jean Beauté, tailleurs de pierres, sur Île ragréement qu'ils font au pourtour et au dedans du chasteau de Saint- German (#p.) 4 2400 AR ee 500
Somme de ce chapitre. 28254 13° 6?
CHARPENTERIE
7 janvier : à Jean-Jaoues Auserr, charpentier, pour ouvrages qu'il a faits aux deux esperons de la rivière devant les avant-becqs de la fin d’Oyse à Saint-Germainen-Laye et à lesperon joignant la palissade de la Folle UAH RL CE MR À à 33354 5° 3°
14 janvier : à luy, à compte de la charpente qu'il a posée aux entresols et cloisons de l'appartement des Enfans de France et autres endroits du chasteau de Saint- Gépmains. A0 04 Seau ST RE A ie PA: 300 a00f
29 juillet-28 octobre : à luy, à compte de la char-
fi
pente qu'il pose pour la construction des mouvemens et théâtre de la salle de bal à Saint-Germain (5 p.).... LE OUTRE UT QE UE En En sue 1300
Somme de ce chapitre... ... 53354 5° 3°
COUVERTURE
7 janvier : à Simon Descuamps, couvreur, pour réparations de couverture en divers endroits du chasteau et en la maison du pressoir de la Capitainerie de Saint- Germanie nus RSR NT ANUE rue 8894 5° 10°
MENUISERIE
21 janvier : à Anromne River, menuisier, pour rétablissement des croisées de Madame la Dauphine et de Mademoiselle au chasteau de Saint-Germain-en-Laye. . Horse A CE ME A LEE PL CS PA EU LL
14 janvier : à luy et Louis Niver, à compte des réparations qu’ils font à la menuiserie de la salle du bal dud. chasteau (2 p.)............. dar du 1000
22 juillet-12 aoust : à Louis Niver et Fraxçois MiLor, pour leur parfait payement des armoires el tables par eux faits pour le garde-meuble dud. chasteau de -+ 29974 17° 7° à François Micor, menuisier, par-
Saint-Germain (2 p.)....... sa : 29 avril-3 juin :
fait payement de ses ouvrages, lant au Val qu’au chasteau de Saint-Germain (2 p.)......... 1004 11° 5°
16 seplembre-2 décembre : à luy, parfait payement de réparations faites par luy au chasteau et lieux en dé- 5agt 8° 44 à Prerre VEIDEAU, à compte
pendans jusqu’à fin novembre (3 p.)......
13 febvrier-18 mars :
de l’augmentation qu'il fait à la menuiserie du cabinet des parfums au chasteau de Saint-Germain (2 p.). 8oof
25. novembre : à la veuve Lavier, menuisier, pour réparations faites aud. chasteau et dépendances en 1684. 185H 9°
Somme de ce chapitre...... 65594 6° 4°
SERRURERIE
7 janvier- 29 avril : à Ticow, serrurier, à compte des appuis de fer qu’il a posez dans les croisées du deuxième étage des pavillons du chasteau de Saint-Germain
Ci udinu. sale di à ROME 13 may-14 octobre : à Pierre Rocer, à compte des
serrures. qu’il pose à l’appartement de S. M. (3 p.) 600 14 janvier-22 juillet : à Lucuer et Cornelzze, sur la ferrure qu’ils posent à la moitié des appartemens de Saint-Germain (8 p.).................... 3700 14 janvier -10 juin : à Josepx Rouiuté, serrurier, pour gros fer et ferrures qu’il a fournis et mis en œuvre au
\ COMPTES DES BÂTIMENTS. — Il,
chasteau de Saint-Germain, depuis le 29 décembre 1684 jusqu’au 15 may dernier (6 p.)......... 3454 8° 74
28 janvier-1/4 octobre : à luy, sur la ferrure qu'il a posée dans les appartemens du petit pavillon de Saint- Gemmain (6 ph, DOS AS ne Lee oo AMOON
25 novembre : à luy, sur la ferrure aux ormoires du garde-meuble.......... Sn te 200
1h janvier-23 décembre : à Louis Pau, serrurier, pour réparations et fournitures de gros fer et ferrures aux gros pavillons du chasteau et dépendances de Saint- Germain-en-Laye (11 p.)........... . 3179# 0° 11°
2 septembre-25 novembre : à luy, sur la ferrure qu’il fait et pose au cabinet des curiositez de Monsei- PHOUPÉAIDET NUE D anoe E de AE 300
30 septembre-28 octobre :
de gros fer et ferrures qu’il a fourni (3 p.)..
à luy, parfait payement L39ft 3°
1 4 janvier : au nommé Cosser, serrurier, parfait payement de 31301, à quoy monte le gros fer des balcons et des grandes et petites consolles qu’il a livrées et mises en œuvre pour supporter les dalles de la terrassa du grand étage du chasteau de Saint-Germain, déduction faite de 27480 reçeus à compte en 1682, 1683 et 1 OBAMA SENS D A A SARL PU 3821 6°
11 febvrier : à Roserr Bourer et Azexis ForpRis, ser- 523 13°
ruriers, pour les clous livrés au magasin...
Somme de ce chapitre...
VITRERIE
7 janvier- 30 septembre : à Craune Cosser, vitrier, à compte des vitres qu’il pose dans les appartemens du chasteau de Saint-Germain (12 p.).......... 3800!
15 avril : à luy, pour les réparations et fournitures de vitres faites au chasteau et maïsons de Saint-Germain . 860% 17° 10° À Cnances Mercier, autre, pour réparations idem...
SARA NEA Prades COM S
à l'entretien du Roy........... Th
Somme de ce chapitre.....
PLOMBERIE
11 febvrier-9 décembre : à Jaques Lucas, plombier, pour la façon du plomb en table, tuyaux, soudure et
mastic employez aud. chasteau (3 p.).... 214at 0° 9°
PAVÉ
1% avril-27 may : à Geonces Marcmann, paveur, à compte du pavé qu’il rétablit de neuf dans la cour des cuisines dud. chasteau (5 p.)...... d'ou ste .. 1500f
15 avril- 29 juillet : à Gizes Dentau, paveur, parfait
IMPRIMERIE NATIONALES
payement du pavé qu'il rétablit dans la cour du donjon dudi Glasleau (4 p.)... 4... #.< 4180810?
Somme de ce chapitre. ...... 2630 10°
PEINTURE ET DORURE
1h janvier-10 juin : à Jean-Louis Poisson, peintre, sur ses ouvrages de peinture en blanc au chasteau de San élan (1 Dhs 2500 10 juin : à luy, à compte des réparations de dorure et peinture à la Surintendance.. ....... LR tarte OO! 24 juin-2 septembre : à luy, sur la grosse peinture des balcons de la terrasse du pourtour dud. chasteau (RD ee SOS EAN ME RAP ARRE 1100 24 juin-30 octobre : à Jean Le Movne, peintre, à compte de la dorure qu’il rétablit dans la chapelle de Saint-Germain (7 p.)..... Ste RD a à 1400t
Somme de ce chapitre.......... 5hoot
SCULPTURE
25 febvrier- 4 mars : à Baprisre Pineau, sculpteur, à compte des ouvrages qu’il fait à la menuiserie du cabipel.des panitnis (9 D). nie. ins... 300 18 febvrier : à Girarp Vourrin et ALExANDre Gre- NoBLE, sculpteurs, parfait payement de 875t, pour leurs ouvrages à la balustrade de Saint-Germain, du costé de la cour des cuisines, et autour du gros pavillon, en 1684. ANR RS NC ABE RE D Se der 5 DUON À Jean François, sculpteur, parfait payement de 811tt pour ses ouvrages à la balustrade dud. chasteau et autour du pavillon de la Reyne.....,.... ete parait A Paur Bourer, autre, parfait payement de 455, pour son travail à la balustrade du costé du Jeu de paume, au-dessus de la chapelle........... 45 l mars : à GouLon ! et Paru, sculpteurs, parfait payement de leurs ouvrages à lad. balustrade. ...... 3909 A Jean Drouizzv, sculpteur, parfait payement de 17828 pour ses ouvrages à lad. balustrade.. ... 13898 3 juin : à luy, parfait payement de 8464 pour les réparations de sculpture qu'il a fait aud. chasteau.. 5464
Sommèe de ce chapitre.......... 37984
MARBRERIE
& febvrier-10 juin : à Misson et veuve Guigrr, à compte des attiques et foyers de marbre qu'ils façonnent pour les appartemens du chasteau (3 p.)...... 1400
* C'est DEscouLLoxs qu'on appelle aussi quelquefois pu GouLLoN.
TERRASSES ET JARDINAGES
5 avril-3 juin : à Jaques Le Cerr, lerrassier, parfait payement des terres qu'il a enlevé pour le rabaissement du pavé de la cour des cuisines du chasteau de Saint- Germain (4 p.)....... ANR RE ANR EE .. 889
2h juin-26 aoust : à luy, pour avoir arraché les herbes et nettoyé le fond du fossé dud. chasteau (2 p.).. 1108
29 juillet : à luy, pour avoir nettoyé les quatre escaliers qui ont esté racommodés. ..,....,...,... 19
2-30 septembre : à luy, parfait payement du nettoyement qu'il a fait dans la rue de la Surintendance (Ci) Are PRIE ss DIR) AIRIS AE . 2oof
9-26 aoust : à Orrivier Esmonp, parfait payement de 615 muids de sable qu’il a livré dans le parterre de Saint-Germain, à raison de 18° le muid (2 p.)....... RP LATE SABRE MASSE CON CAEN 1 0°
16 septembre : à luy, pour 110 futailles de sable de rivière livrées à Marly, pour poser au-dessus des recoupes que l’on façonne sur les allées, à raison de 18° le muid PEUR Pre PRE OR NME ARE en te 189
25 febvrier-18 mars : à Anroixe Béçcuix, parfait payement de terres noires qu’il a transportées pour rehausser les plates bandes du parterre du chasteau de Saint- Genmai {a pi)... Li 4 MAUR PCA 2h18 15° 94
16 septembre : à Nicoras Béçuin, pour avoir relevé plusieurs éboulis qui s’estoient faits aux escarpemens d’Arbelay, Conflans, Andresy................. 5ot
16 septembre : à luy, pour avoir osté les terres des trenchées du berceau circulaire du derrière du chasteau de Marly......... NAN ER Men: AQU Got
1° avril : à Jaques Le Jay, jardinier, pour les recoupes qu’il a façonnées sur l’allée du grand parterre dud. chastonte ro ee SRE Rd UE MREE ARR MIO 2920
16 septembre : à luy, pour avoir osté le sable de rivière qui estoit le long du mur de terrasse,du grand perron de: Marly, ce ue eu be 45
29 avril : à Lrexarn Bray, terrassier, pour dix-huit trous qu'il a fait au travers du soc de la terrasse en saillie du chasteau de Saint-Germain pour y passer des tuiaux de plomb........ DEV A SDS due à 18h
13 may: à Roserr Frape, pour les fossez qu'il a re-
levez le long des arbres des avenues de da garenne de Vézinet, pour la conservation des plants. ........ 29} 29 juillet-28 octobre : à Jean Fran, pour labours qu’il a fait aux petits plants enfermez de palis dans la forest de Saint-Germain (3 p.).............. 869 16 septembre : à Serapain AmuEz, pour les terres
noires qu'il a transportés sur les glacis qui sont faits sur
les murs de terrasse du derrière du chasteau de Marly, el les avoir semés de graine de Bourgogne... .... gott À luy, pour avoir achevé de remplir un bout de l’aqueduc qui passe au-dessous du chemin de Versailles, entre le mur du pare de Marly et la Maison Rouge..... 3oft * À Esrienne Boureurr, pour avoir fait un bastardeau à la pièce d'eau de Marly: ...:...:...:.4.,.,4, ;95f
Somme de ce chapitre... ... 36314 5° 2°
OUVRIERS À JOURNÉES
7 janvier- 23 décembre : aux ouvriers et gens de journées qui ont {ravaillé à transporter les démolitions du chasteau de Saint-Germain-en-Laye, pendant l’année
HOUR) TL NUS RE. F'AgGnz GR et
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
7 janvier : à Louis Fonraine, pour avoir descendu 21 plaques dans les offices dud. chasteau et avoir osté la neige en divers endroits (a p.)............... hot
14 janvier : à luy, pour les neiges qu’il a ostées en divers endQits UT A NRA Sas ere nt
7 janvier : à Joicner, Virray, Brancue et Marais, pour avoir remply les quatre glacières du boulingrin.. .
OR A M RE UE a RS EE QE
A Launay, voiturier, pour trois voitures de vieux plomb, du magasin de Versailles à celuy de Saint-Germain. 154
À Joux, pour avoir rétably en plusieurs endroits des palis qui forment une remise à la garenne de Vézinay et avoir fourny de elouds et lattes. ..,,..,...... 16h
1 4 janvier : à Jean Genriz, marchand, pour 260 bottes de paille pour couvrir les glacières du boulingrin, à 45# LEE LAMPE NE D A RRQ SE
A Jean PansLain, ramoneur, pour les cheminées qu'il a visitées, ramonnées el racommodées aud. chasteau. .
ANT Eat Lo Semen UE PR à de NOeES SOTS
11 febvrier : à Pierre Bonvazer et Nicozas Cnerrys, vuidangeurs, parfait payement de 5g4ït 5° 9", pour les vuidanges par eux faites des lieux communs de la Surintendance et de la Capitainerie de Saint-Germain... ...
LS eh Aie dia eu ee des RP LE DONNE 9e
15 avril : aud. Boxvazer, pour la vuidange d’une fosse à la pelite escurie de Saint-Germain. .......... 9oû
11 febvrier : à Henry Le Norman et Jaoues Leresvre ; pour avoir coupé et osté les glaces de dessous et six thoises au-dessus du pont du Pecq............ 300
11 febvrier-25 novembre : à Anroine Larue !, dessi-
! Ou De La RuE.
nateur, pour son remboursement de pareille somme par luy payée pour du papier, crayons, toiles et couleurs qu’il a acheptez pour dessiner (4 p.)........ 1194 3°
18 febvrier-25 novembre : à Craupe BEaunIER, pour remboursement de charbons, sceaux et autres ustancils qu’il a acheptés pour employer aux ouvrages du chasteau, et pour ses appointemens des mois d’aoust, septembre:et:oelobré:(3:p. )}:.:.:.:4 1... aontt o°
25 febvrier : à Marrivor, horloger, pour ses ouvrages et dépenses faites à l'horloge de Saint-Germain... 6Gott
18 mars : à Nicozas CHamPaene, garçon plombier, pour trois mois qu’il a eslé employé à faire les recherches des plombs sur la terrasse en saillye et couverture des pavilons/dir chestèan.; 2... 2M#8ott
À Louis ne Srincr, vannier, pour 80 manes d’ozier qu’il a livré pour mettre les cèdres que l’on a levez dans le bosquet du grand parterre de Saint-Germain... 26
1°® avril-9 décembre : à Azexanpre Tnierry, facteur d’orgues, à compte du rétablissement qu'il fait à l’orgue de la chapelle de Saint-Germain (11 p.)...... 1450ot
15 avril : à Jaques Tiresaux, pour le pavé qu'il a fourni pour les revers joignant le parapet de la nouvelle enfrée Œui chanloau: 3.6. ounu: 2 aptino
À Levasseur, manœuvre, pour avoir nettoyé les gravois qui estoient dans la cour de l’oiselerie du Ghasteau DORE CAES NN RS EURE at dt NAT LÉO
13 may : à Juxen Lony, horloger, pour les réparations qu’il a fait à l’horloge de Saint-Germain...,..,.. 48H
À Esriexne Lançsois, pour la chandelle, cloud et colle qu'il a employez au rétablissement de l’orgue de la chapelle dud: chastean:. , .::,,.,.., 1.41 LUN 97
À Prerne Laurenr, pour avoir porté le cabinet où S. M. serre ses papiers, depuis le chasteau de Saint-Germain jusqu'à celuy de Versailles... .,..,......,... 80t
10 juin : à Jean Gauzrier, charbonnier, pour vingtcinq sacs de charbon qu'il a livrez au magasin dud. chasteau. :. 23441 HS BASS HUE AM SEA ON EE et ON
8 juillet-1 4 octobre : à Louis Izaseze, garçon plombier, pour six mois qu'il a travaillé à la recherche sur les plombs du chasteau et dépendances de Saint-Germain, à 954 par mois (2 p.)...... nait ads LOS AR
29 juillet -14 octobre : à Gaston ? ArnaAuLDIN, employé à prendre garde à la maçonnerie des deux remises que l'on construit dans la garenne de Vézinay, pour cinq mois déses pages (a ph, ua eiou RE as
12 aoust : à Jaques Le Cerr, pour avoir osté plusieurs gravois et ordures devant le Chent............ 60of
2 Ou GUILLAUME.
[SA cn
30 septembre : à Guizzauwe Dunamec, pour dix £ sept voitures de plomb et de planches qu'il a faits depepuis le moulin de Palfour jusqu'au magasin de Saint-GGerpain 2e LT Re: BU da DM TENUE à 28 1412 000N
23 décembre : à luy, pour deux journées de voitutures à porter des tuyaux et des soupapes à Joyenval et auiutres DUVPA SO st DL RE ua Ne MANN te iue se nn
o décembre : au s° Dessarnins, pour le loyer du mmoulin de Palfour pendant les six premiers mois 1685.....
Le LUS Cite des aie sitilte. tt 10808407 6 À luy, pour réparations à faire aud. moulin poumur le remettre en l’estat où il estoit en 1665 ....... 25600!
k mars-23 décembre : à Nicozas Le JonGLEurRr, à compte de la recherche d’eau qu'il fait pour Saint-GGermain (92): v tuent ....... 862000
Somme de ce chapitre... .. 937g1# 9° 8°
ENTRETENEMENS DU CHASTEAU DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ET MARLY
7 janvier-14 octobre : à Jaques Bargier, maçaçon, ayant l’entretenement de la terrasse, perrons et mmurs des parcs de la dépendance des chasteaux de Saint-GGermain et Marly, pour une année de ses gages (4 p.)..... RÉ CN LATE ME PAM ae Roues .. 20000k
7 janvier -1 4 octobre : à Simon Descuauwps, couvrereur, ayant l’entretenement des couvertures des maisons s dépendantes desd. chasteaux, pour une année de ses gages CHAD. un a nb ne ee pme) FR rer 20000
1h janvier : au s° DsssarDins, pour le loyer du mmoulin de Palfour des six derniers mois 1684. 6364 177" 6°
À Prerne Joux, dit La Poire, garde des plants et t palis de la forest de Saint-Germain, pour ses gages de l Pannée dernière 1684....... den te A Le 8 LUNNT EU à à 14150
.11 novembre : à luy, pour l’entretien des cages s qui conservent les ormes de la route des Loges, pour r une année de gages. ..... HR ME SO RE ON
11 febvrier-29 avril : à CLaune Beaunier, pourir six mois qu’il a esté employé à faire transporter les démmolitions du chasteau de Saint-Germain et à compter les?s ré- . parations des vitres que l’on rétablit dans les dépendarances dud./chasteau (a p.)....:414., 0044011421 8860"
1% avril : à Crauve pe LA Mare, tapissier, pour quæatre mois du loyer d’une garniture de deux chambres pourir loger le s° Gousow, lorsqu'il a fait le toisé des ouvrages?s du chasteau de Saint-Germain ...... Tee dite BON
15 avril : à Cnampacne, garçon plombier, pour r ses gages du mois de mars dernier qu’il a fait les rechercrches sur la lerrasse en saillie et sur la couverture des paravil-
Jon MR TE Ne so die OO
15 avril-26 aoust : à Jean-Bapriste DE La LANDE, jardinier ayant l’entretenement des palissades du parc, pour six mois de gages de 1684 et six mois de 1685 (ap) re SN RS ORNE PEER CE 0
24 juin : à luy, pour le payement de son logement de l’année dernière 1684..........,....... 150%
27 may : à Hewry Turin, pour cinq mois qu'il a esté employé à recevoir les clefs des appartemens du chasteau à mesure qu'ils finissoient, à Goff par mois.. 300t
À Jean Créanr, pour six mois qu'il a esté employé à prendre garde à la menuiserie... ...... NE Boo
À Bexiexe Micxor, pour deux mois qu’il a esté employé à prendre garde au bois de charpente. .... 120tt
23 décembre : à Axroixe Lescuyer, pour ses appointemens d’avoir travaillé à lever la carte des environs de Saint-Germain pendant septembre, octobre et novembre derniers /$i se de ee Re Me dr ANA D OO
Somme de ce chapitre... .. 70364 1 7° 6°
MAÇONNERIE
7 janvier -1° juillet : à Bazy et Rocuer, entrepreneurs, parfait payement de 243759 18° 11°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par eux faits aux nouveaux pavillons et autres endroits dud. chhasteau de Mari (18/p4;,%0 SES doter 008016" 1 11
8 juillet-23 décembre : à eux, sur leurs ouvrages nouveaux en plusieurs endroits du pare de Marly (raie. RP RS Sn ne ASS Go oh
13 may-30 décembre : à Jean Beauté, maçon, parfait payement des ouvrages de maçonnerie pour l’augmenlation d'épaisseur et exaussement des premiers murs de l'estang du Trou-d'Enfer (10 p.)....... 7739" 10°
25 décembre : à luy, sur la maçonnerie pour l’exaucement de la pièce d’eau du bas Marly.......:. 10001
5 aoust-30 décembre : à luy, parfait payement des ouvrages de maçonnerie par luy faits au premier réservoir du dessus de Marly (10 p.)....... 16555 3° 4°
8 juillet-30 décembre : à Martin Mozière, maçon, parfait payement des pattes qu'il scelle au dedans des murs attiques des pavillons de Marly pour tenir le plomb que l’on y pose pour revestir le dedans desd. atliques (ADO pe ist cb las LOTO"
14 octobre : à luy, pour ses ouvrages de maçonnerie pour reboucher les barbes à cannes du mur de closture de Marly par où passoient les lapins. .... re OPEL
Somme de ce chapitre... . 128738 5° 9°
TERRASSES, GLAISES ET JARDINAGES
97 may-24 juin : à Nicozas Haynauzr, parfait payement de la fouille et transport des terres pour le regard joignant le réservoir et l’aqueduc du derrière des pavillons du costé du chemin de Versailles (3 p.). 2894 4° 8°
8 juillet : à luy, pour deux trenchées pour poser la glaise au bout de l’aqueduc joignant led. réservoir. Gott
26 aout : à luy, pour avoir nettoyé led. réservoir. 8oft
29 avril-25 novembre : à Rosenr Le Roux el Jean Brauré, lailleurs de pierre, à compte de leurs ouvrages pour le rehaussement du mur de terrasse de la pièce d’eau du bas Marly (16 p.)............... 18200tt
7 janvier- 2h juin : aux nommez La Rivière et Ausé, terrassiers, parfait payement de la fouille et transport de terre par eux faits pour l’agrandissement du réservoir derrière les pavillons de Marly (14 p.)... 763aî 0° 7°
2h juin-2 décembre : à eux, parfait payement des ouvrages de glaise du bassin et réservoir de Marly et pour les transports de terre du réservoir du parc (aa po}oss mean sihe au E éee a à 114584 13° 2°
21 janvier-22 avril : à Nicozas Le Susur, terrassier, parfait payement des terres noires qu'il a transportées dans les rigolles des berceaux et le long des murs de la descente de Marly du costé du chemin de Versailles Clg Men JR on SA e a 4 787" 10°
13 may-2 décembre : à luy, parfait payement des transports de terre dans les tranchées du berceau de derrière le chasteau (4 p.).......:........ 3694 6° 8°
29 avril-9 décembre : à JaouesLe Jar, à compte du gazonnage qu'il fait sur le glacis des allées de Marly ÉD DE je CRE eue HN RSA ARE 255ott
7 janvier : à Crosnier, terrassier, sur la glaise qu'il a voituré dans le bassin de derrière la machine de Marly. A DE RQ PES DRE AO FAQ ER LAN 1001
2h juin-2g juillet : à OLuvier Haynocourr, parfait payement du sable de rivière qu'il a livré sur les allées du pare de Marly (3 p.)....--........... Ggitt 4°
15 avril-23 décembre : à Jaques LerFEBvRE, SÉBASTIEN Guérin et consors, à compte de la recoupe qu’ils façonnent sur les allées du chasteau (19 p.)....... 32000
21 janvier : à Jean Rocous, lerrassier, à compte des terres noires qu'il a transportées pour rehausser un des costez de l'avenue du chasteau de Marly......... 5ott
13 may-14 octobre : à Pierre BouRiIENXE, terrassier, pour la glaise qu’il façonne au pourtour de la pièce d’eau du bas Marly, et autres menus ouvrages (A p.). 247 15°
2 juillet- 30 décembre : à luy, sur la glaise qu’il faconne idem(5 p.):......... RER NA 280oh 5°
28 coctobre- 2 décembre : à luy, pour son parfait payement (des pierrées qu'il a faites le long du mur de terrasse &à droite du grand perron (3 p.)...... 165 10°
25 décembre : à luy, sur la pierrée au pourtour du réservtoir du parc ......4..... ER RES dut ON
18 febvrier- 30 décembre : à Geonces BarBier, terrassierr, pour les terres noires qu’il transporte dans une des treenchées du berceau, à cause du derrière du chastea (£a pi} Lula sea de des ees 1381
5 jeanvier-17 juin : à Josepx François, parfait payement «de 6184 5°, à quoy monte la glaise qu’il a façonnée dans le bassin du derrière du chasteau (5 p.).. 4184 5°
k féebvrier-22 avril : à Lienarp Beaumonr et Anpré Ausé,, parfait payement de gh5 hit A° li pour ouvrages de glaise: par eux faits dans la pièce d’eau et petits bassins du bass Macé en haut uen 970h 1° /°
14 janvier-11 novembre : à Jaoues Le Jay, sur le treillange qu'il fait aux berceaux des pavillons du chasteau der Maaniy. (a Si pi) io dessein e etes 2210
29) avril-30 décembre : à luy, parfait payement des gros {treillages qu'il a faits sur la teste des glacis des allées; de Marly, à raison de 22° la thoise courante Co PP REP ET ES RE CEE 2483 16°
18; mars-23 décembre : à Jaques Le Jay et Gronces Barsuer, à compte de la fouille et transport de terre des rigollées qu'ils font au-dessus des glacis des allées de Marlyy et de la terre noire qu'ils raportent (21 p.)..... HI MPR AR AN AU a de et UND ee DUO
7 jjanvier- 2 décembre : à François et Hueues Mareun, téerrassiers, parfait payement de 550394 7°, à quoy montéent les fouilles et transport de terre par eux faits en diverss endroits de Marly (11 p.)............ 7067
133 may-22 aoust : à Anroine Bécnin, parfait payement . des enlèvemens de terre par luy faits au-dessus du mur cde terrasse du costé droit de Marly (7 p.)....... dan did A MER AT tee Dee, 15508 19° 2°
err
1°%° avril : à luy, pour avoir nettoyé les sables que les ravinees avoient amenez dans le bassin de Marly... 45 155 avril-26 aoust : à luy, pour transport de terres dans ile parc de Marly (3 p.)........... 3814 18° 2° 30) septembre : à luy, pour une rigolle faite sur la contree-allée de la terrasse de la demi-lune derrière la chapeblle: de Marly: : 02e it Rene 3ot 309 septembre-21 octobre : à Nicocas Beeuix, terrassier, [pour les terres qu’il rapporte entre les contreforts
joignaant le mur du troisième réservoir du dessus de
D Capa ae nu ide « h78# 8° 9° 283 octobre : à luy, pour avoir osté et déraciné l'herbe qui eestoit dans le premier réservoir. ......... .. 6ot
25 novembre : à luy, pour avoir régallé des terres au bas de la pièce d’eau du bas Marly... ........... 85h
13 may-17 juin : à Noë Lavewer et Pierre CHampAGnE, terrassiers, pour fouille et transport de terre au talus au-dessus du mur de terrasse du costé gauche de Many mat.ass.s , VA EAREX 10948 5° 51
21 janvier-/A; febvrier : à Georces Bargier, pour le sable qu’il a transporté sur le chemin de Versailles depuis le commencement de la montée de Marly jusqu’au haut d’icelle, et autres ouvrages (2 p.)......... 31
21 janvier : à Jean Rarez, terrassier, pour avoir osté les terres qui estoient sous le ponceau qui traverse la cour du hangard du dessus de Marly. .......... Bot
A febvrier-15 avril : à Josepm François, pour du sable qu’il a transporté dans quatre bassins pour les paver et ouvrages de plaise qu’il a façonnez à Marly (hp ALES RSR RES EU AT 60 10°
4 febvrier : à Nicoas Grann-Cogvr, tailleur de pierres, pour cinq cents trous qu’il a faits dans le mur d’attique des pavillons de Marly, pour y seller des pattes qui tien-
drontie plomb que l'on pose à couvrir l’entablement. 254.
11 febvrier : à Prenrg Bouquer, autre, pour 508 trous POUF A 1 2 RU A Na a an 254 6° 11 febvrier-27 may : à Marmn Mouière, maçon, pour les trous qu’il a fait aux pavillons pour y sceller des pattes pour la menuiserie (3 p.).......... . 98#1/° 10 juin : à luy, pour avoir resellé douze créneaux d’ay- SANCES DA Le de Ne MA) NE LUE 22 NS ONU 11 janvier : à Craupe Crosnier, pour avoir osté des terres qui nuisaïent à réparer les conduites. ...... 6% 17 juin : à luy et Jean-Barrisre Cnosnien, parfait payement de 8414 10° 8° pour ouvrages de glaise qu'ils ont transportés dans le bassin du derrière du chasteau el aux regards des deux bassins au-dessus du grand ILE AA PAR A norte te at 10 6 11 febvrier : à Esrienne Boureuier, pour 52 thoises de rigolles qu’il a faites pour faire escouler les eaux. 104 1% avril : à luy, pour avoir osté les tuiaux d’un pied de diamètre qui déchargeoïent cy-devant la petite pièce d’eau de Marly où sont présentement les 4 jets... 33h 15 avril: à luy, pour transports de terre sur la chaussée du tour de l’estang du Trou-d’Enfer, à 4° la thoise. PTE I CU Di . 180 19° 8° 20 may : à luy, pour avoir dressé les terres dans l’étendue de la basse-cour . ....... Re EE 8ott
29 juillet : à luy, pour avoir régallé les terres derrière le:mur à droite de l’avenue:............... .. 66 26 aoust : à Juy, pour avoir nettoyé les deux réser-
voirs qui se joignent du costé de Marly et fait deux tranchées aux réservoirs du dessus pour poser les sou- Paper ULB s Ad HE USINE ss. 17h 27 May -17 Juin : à luy, pour les terres qu’il a enlevées, joignant les berceaux des deux ailes de Marly (2 p.)... ist De be spi ol Re SOINS HE VSD af 8 juillet : à luy, pour plusieurs ouvrages dont les marchés ont esté faits en bloc... ..........,,...4, 9134 16 seplembre-7 octobre : à luy, pour les terres qu'il a enlevées pour la construction de la trenchée qu'il a fallu faire pour poser les tuiaux des deux conduites du bassin du derrière du chasteau de Marly (2 p.)....... RE EE AREA à so none niele RCE CAB DC 13-28 octobre : à luy, pour les terres dans le talus qu'il transporte pour la place du. mur que l’on fait à l'endroit du chemin de Versailles (2 p.)... 2631 8° 4° 25 novembre : à luy, pour avoir nettoyé le pavé du chemin de Versailles que l’on a rabaissé au droit du parc de Môriy 4, Use à 4 ane SU SR ER del 20 OT 9 décembre : à luy, pour avoir garni de terre entre le mur et le conroy de la face du premier réservoir du dessus’ de Many, 2 UE D AA qn sk4 4-00 22 décembre : à luy, à compte des terres qu’il transporte... PAT OUI CNT RS CT So 11 febvrier - 4 mars : à Noër Lavewer, terrassier, pour les terres qu’il a ostées de la cour des offices, pour faire les racordements des conduites de Marly (2 p.).. 191 18 febvrier : à François Mare, terrassier, pour les terres qu'il a enlevées sur l'allée du bout de la grande pièce d’eau de Marly:........ ESS RUN IR AIOON 25 febvrier : à René Bovouer, pour avoir fait 1 1 40 trous aux raurs altiques, 240.005, ST des COUT h mars : à Pierre CnamPaGne, terrassier, pour les terres qu'il a transportées dans les escuries de Marly et autres endroits. ..... RSS TR ARE Fa, LUS El 18 mars : à François Gaz, terrassier, pour avoir oslé des sables qui estoient dans la pièce d’eau du bout dé Marly: he CR er RE 27h 1° avril: à Aucusrix Lancer, plastrier, pour 10 septiers de plasire qu'il a livrés pour le rétablissement du megasin de Marly fs RS ES UE so 23 avril : à Jean Frape, pour la voiture d’un batteau d'ifs depuis le Roule jusqu’au port de Marly... got À Juuren Tessier, pour la voiture de 331 ifs du port de Marly dans de parc, :44477,4,. 4400.81, 0 et 30° À Louis Das, pour avoir déchargé led. bateau d'ifs et les avoir chargez pour le parc. ....,........ 154 29 avril-28 décembre : à Augé et Rivière, pour la glaise qu’ils ont fournie et le sable qu'ils ont transporté
pour un regard prez le réservoir du costé du village (ap. }ei 2 CS ORNE re aa fait 29 avril : à Jaques Le Jay et Gronçces Barsier, pour les terres qu'ils ont ostées de dessus les allées du chas- Lea du he AN Ne (PAR Hop Dee e 1DON 20 may : à eux, pour avoir façonné les recoupes de la première espreuve que l’on a faite sur la demie-lune de l'entrée du chasteau de Marly. ............... 25H 28 octobre : à eux, pour les terres enlevées entre le chasteau et le bassin qui est au derrière. . ..... 300! 29 avril : à Estienne PERSONNE, pour deux rigolles audessous du perron dud. chasteau .............. 1ott 30 septembre : à luy, pour avoir régalé plusieurs tas de sable et d’imondices dans le dedans et pourtour du réservoir ide:Maplÿ. : 14 44, hihi Ji ae Be 075 14 octobre : à luy, pour avoir osté et régalé les terres du deuxième réservoir du dessus. ......... AB ou 25 novembre : à luy, pour avoir enlevé des terres pour former le talus à la butte du derrière du premier pavillon à l’aisle du costé de la salle des gardes... ... Apr PRO LUS 4.86 aie) ta o ot 29 avril : à Prerre Bourienxe, pour transport de terre pour le regard du bassin du derrière de Marly.. 5oft 1° 10 juin : à luy, pour avoir apporté les bois de la dé-
façonnée au pourtour du regard qui joint le premier réservoir au-dessus de Marly........... de at DDl
6 may : à Nicoras Dacusr, terrassier, parfait payement de 176#5° 6°, à quoy montent les. transports de terres noires dans les trenchées du premier berceau du costé du village de Marly.. .............. 26H 5° 6°
20 may-23 décembre : à Nicozas Havnauzr, pour les terres qu'il a enlevées dans les deux petits bastimens du derrière des pavillons de la chapelle et salle des:gardes, et pour avoir. égalisé des terres proche le réservoir du costé du village de Marly (5 p.)........ ... hoghi 1°
1h octobre : à luy, pour la fouille qu’il a fait pour la construction de l’acqueduc d’entre le mur de terrasse et les berceaux, et autres ouvrages ......... 1484 8° 9°
13 may-29 juillet: à Noëz Lavener et Prenne Cuaw- PAGNE, lerrassiers, pour plusieurs transports de terre, neltoyemens, voitures, pour avoir enlevé un tas de sable derrière le chasteau et remis des terres autour du regard du robinet de la pièce des quatre jets, et autres ouvrages qu'ils font à Marly (4p.)............, 16864 15° 54
27 may-7 octobre : à eux, parfait payement des terres par eux enlevées pour la pièce d’eau au derrière du chasteau de Marly (10:p.).2.......,, Gigi 17° 6°
14 octobre : à eux, pour leur payement de deux thoïses de terres et de trois marchés en bloc d'ouvrages qu'ils ont faits au derrière du chasteau . ... 455 6° 8°
25 novembre-23 décembre : à eux, sur le conroy de la chaussée de l’estang du Trou-d’Enfer (2 p.)... 450!
9-28 décembre : à eux, sur la fouille et transport de terre derrière les terrasses du bout des deux réservoirs du dessus.de Marly (3 p.).......,...,.,,... 8ooû
20 may : à Nicoras Le Sueur, pour avoir osté les gravois provenant de la démolition des statues du pourtour duchasteaus.s.hu D A ARIANE af UE ail did 7 10°
20 juillet : à luy, pour les terres qu’il a enlevées derrière les pavillons de Marly pour remplir plusieurs fonde it CS PCR 27 LUE eu
20 may : à la veuve Verer, plastrier, pour dix-neuf voyes de plastre, de chacune douze sacs, pour l’enduit des pavillons... ... AH SLA EX à FRET AIN RC Li
27 may : à Jucer, autre, pour dix-neuf voyes de plestre/pouradens.isans dut iuus 5 due 59h
5 juin-26 aoust: à Ozrivier Esmonn!, pour le sable de rivière qu’il a livré ‘dans le pare (2 p.)... 919 16°
2/4 juin : à Pierre Leseuizcon, pour 92 trous qu'il a faits dans la pierre de taille des ponceaux au pourtour du mur de closture du parc............... 114 10°
8 juillet : à Granppré, pour avoir eu soin de la recoupe que l’on façconne sur les allées de Marly, et mesuré le sable de rivière que l’on y a livré en juin dernier, ..... den es dette AN Dita Ia RE :: 48R
À Rexé Rosin, tailleur de pierre, pour avoir fourni du plastre et posé huit bancs sur l'allée au-dessus de la
. pièce des quatre jels.......... CRC ET Mere Hs suis ot
8 juillet-16 septembre : à Serapain Aez, terrassier, pour les terres qu’il a enlevées à costé du chemin de Versailles et le long du mur de closture du parc de Marly en face led, chemin (3 p.).......... 1344 15°
è 26 aoust : à Leonar Braumonr, terrassier, pour les terres qu'il a transportées pour garnir le conroy que l’on
a fait pendant l’année dernière .............. 100 À Esrienne Leresvrs, pour 423 muids de sable de pivière qu'il a: Hyré nn ut ut 38otl 14°
23 octobre : à Josepm Hazye, maçon, pour avoir scellé les équipages des soupapes dans les deuxième et troisième résefvoian, 3.122, 4 4, ue du .. 920
11 novembre : à Isaac Gosser, terrassier, pour avoir fait une trenchée à la sortie de l’acqueduc joïgnant l’estang du Trou-d'Enfer . ......... Prat ee AU à 331
25 novembre : à luy, pour les terres qu’il a enlevées
! Ou Axmonr.
pour découvrir partie de l’ancien conroyy qui joint l’estang du Trou-d’Enfer et autres ouvrages ({a p.). 1081 1°
25 novembre : à Racine, terrassier, pour les terres qu’il a enlevées pour découvrir l’ancien comroy. 65 4° 9°
25 novembre-923 décembre : à Cmarirs Lior, terrassier, à compte des terres qu'il a enlevé$es pour le rehaussement de la digue de lestang du: Trou-d’Enfer (Ride, A RUE I x à 750
23 décembre : à Piner, terrassier, pour 970 thoises de fossés qu’il a fait des deux costés du cthemin de Ver- SAIS Reed AREAS PAT 191H 5°
Somme de ce chapitre... 12333284 1° 5°
CHARPENTERIE
14 janvier-16 décembre: à Jean Mazser, charpentier, parfait payement de 486654 13° 6° pour sces ouvrages aux nouveaux pavillons du chasteau de Marly, (12 p.)..... Ne TT RUN AE SLR denis 980 13° 5°
14 janvier : à Arpaicer, charpentier,, parfait payement de 584 4° pour la charpenterie qu'il a faite pour
les racinaux des regards des pièces d’eau «de Marly... .. SR REN ES ANGES NU EN NL ACMremont 4°
dans la pièce d’eau du bout. .................. 331t 18 mars : à luy, pour avoir déposé et rreposé les tretteaux dans lad. pièce d’eau......... ML iitar 15 avril : à luy, pour racinaux et memus ouvrages de charpenterie qu'il a faits........ HAS ÉTaDE 1 0° 20 may : à luy, pour avoir démonté les: statues de dessus les pied-destaux du pourtour du chassteau.... 35h A luy, pour avoir posé les racinaux auu regard de la soupape de 6 pouces............ Une "LB 10° 27 may-17 juin : à luy, pour les deux ponts qu’il a faits pour le transport des terres de la piéèce de derrière le chasteau (2 p.)...... de Var D DR à Les te 5oott 24 juin-21 octobre : à luy, parfait paryement des racinaux qu’il fait pour le contre-mur du rééservoir agrandi dans le parc du costé du village de Marly (6*p.). 1433 10° 8 juillet : à luy, pour une lucarne qu'iil a faile sur le comble du pavillon de la chapelle. ............. got 23 décembre : à luy, pour avoir démontté la cloche sur le comble de la chapelle du chasteau ............ 454 14 janvier : à Anrome Deriar, charpeentier, pour ses ouvrages de charpenterie en plusieurs emdroits du chasteau de Marly...... Ode emo -ba ft 29 juillet : à Jean Davin, charpentier,, pour avoir racommodé et calfeutré les deux batteaux dees deux grandes
pièces de Marly....................... Le CAEN 30 décembre : à Pierre Picouer, paarfait payement
de 1621%à quoy montent les ouvrages de charpenterie par luy faits pour poser 230 thoises courantes de racinaux pour la construction du mur de douve de la pièce d’eau du bas Marly....... LS Lt NS Rs AR eo
Somme de ce chapitre... .. 16079 7° 5°
25 mars-15 juillet : à Louis Niver, menuisier, parfait payement des ouvrages de menuiserie par luy faits aux ormoires pour le garde-meuble de Marly (9 p.)... - Da ENÉCREERd LH Ne DÉS A Es 69 5° 29 juillet : à luy, pour 48 vis qu'il a fournies auxd. OrMOÏPS , 4 ice pate e AA LES OU Lie nes SON 20 may-22 juillet: à Unsain Payarr, sur les loges de menuiserie sur la terrasse autour du grand salon de Marly (2 p.).-.... sn dits EL € ads ON 5 aoust-9 décembre : à Esriexne Care, menuisier, sur les quatre portes qu’il a faites pour les quatre principales entrées du chasteau de Marly (2 p.).... 1600 14 janvier-16 septembre : à Jaoues CaouezanD, menuisier, parfait payement de 11231#18°2°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie par luy faits aux nouveaux pavillons du chasteau de Marly (2 p.)...... SLR Rue a cn lmitaa ie ME LOU LAN 08 0° l mars : à François Miror, menuisier, parfait payement de 12194 11° pour les réparations de menuiserie faites au chasteau de Marly............... 19tt 11° 10 juin : à luy, pour les réparations de menuiserie qu’il fait aux douze pavillons des deux aisles dud. chas- (eau 5e UNE RE NE RAP T OU A LE 2544 12 aoust : à luy, pour 333 thoises de tringles pour tendre la tapisserie au pavillon des oflices et à celuy de la salle des gardes de Marly... ... jee 1994 16° À luy, pour plusieurs journées de compagnons menuisiers quisont racommodé les lunettes d’aysance des douze pavillons, portes et croisées de Marly... .... 178 17° 20 novembre-Q décembre : à luy, sur ses ouvrages aux Jambris et ormoire de la saeristie (2 p.).... 5oof 16 décembre : à Pierre Veyoeau et Micaez Remy, menuisiers, parfait payement de 19314 4° 9°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie par eux faits aux basses-cours, escuries et autres endroits du chasteau de
Merlys tre sa: PR ER it …... 731 9"
Somme de ce chapitre..... 145oott 3° 4°
SERRURERIE
14 janvier-6 décembre : à Pierre Marie, serrurier, parfait payement de la somme de 158294 15° 1°, à quoy montent les fers qu'il a livrez pour le pavillon de l’aisle
SES er
du costé de Marly et pour le dernier de celuy des offices Hope RE it Lave a 97294 15° 1°
14 janvier-2 décembre : à Roserr Bourer et Acexis Forprin, parfait payement de leurs ouvrages de gros fer et ferrure en divers endroits du chasteau (18 p.)...... PAVbaLT ES AA TA a da à dns dell MOINE
25 febvrier - 2 décembre : à Micuez Hasré l’aisné, par-
fait payement de la grille de fer et rampes d’escaliers qu’il fait au chasteau de Marly (8 p.)... 3406 13° 7°
18 febvrier-20 may: à Louis Prau, serrurier, parfait payement des ouvrages qu’il a faits aux nouveaux pavillons et bastimens des offices de Marly, déduction faite de 33H pour 550 livres de vieux fer qui luy a esté livré do nes DA te dei 10998 3°
10 juin : à luy, par gratification, en considération de la diligence qu’il a faite à la ferrure des nouveaux pavil- OS dde no le à ce Me UE UM LU 33h
29 avril-2 décembre : à René Ticou!, serrurier, parfait payement des gros fers par luy livrez pour les deux pavillons des deux costez de l’allée du derrière du chastea de None (4 pe OR SA CIS 6696 7° 6°
& febvrier : à luy, pour deux rampes qu'il a livrées et posées aux escaliers des deux pavillons des offices de Mani. du. AS APR EA RE GRIS 350h 16° 9°
27 mayÿ-16 décembre : à Gasron Marrin, serrurier, parfait payement du nettoyement qu’il fait à la ferrure du chasteau et du pavillon de la chapelle (9 p.)....... PUR NE CRAN EUE Haba dep ina Cet DRORO
11 febvrier : à Nicozas DEzeUSTRES , serrurier, parfait payement de 16472 7° 7°, à quoy montent deux berceaux de fer qu’il a faits à Marly en lad. année... .... D Ah ni oh 6872 7° 7°
29 avril-10 juin : à Berxarn Maurix, pour 144 dents de rateau de fer livrés au magasin de Marly (2 p.).. 924
Somme de ce chapitre... 498598 19° 8°
VITRERIE
18 mars-19 aoust : à CLaune Cosser, vitrier, à compte des ouvrages qu'il fait aux nouveaux pavillons et offices
de Marly (rade) aus he diminue a el 19 avril : à luy, pour diverses réparations aud. chas- Ras na as a cé 1974 17° 6° 29 avril : à Mercier, pour fournitures de toiles et main-d'œuvre aux croisées des escuries de Marly... .... PES RER EU IE LU ES MAN RE TE 114# 15
Somme de ce chapitre..... 231ott 19° 61
1! Ou Tor.
21 janvier-18 febvrier : à Jaques Lucas, plombier, pour les plombs qu’il a mis en œuvre pour les nouvelles conduites du chasteau de Marly (2 p.)... 54654 10° 44
1° avril- 16 décembre : à luy, sur le plomb et la soudure qu’il a mis en œuvre pour le changement des contmieaide Marty (6 p).:...:....... 13290 13° 71
8-29 juillet : à luy, pour son payement des ouvrages de plomberie qu’il a faits en plusieurs endroits du parc A Dés eve diiron Joue 24564 19° 9°
Somme de ce chapitre... .. 211434 3° 8
PAVYÉ.
14 janvier- 23 décembre : à Grorçes Marcuann, paveur, à comple du pavé qu'il voiture et taille dans la cour des offices à Marly (22 p.)............ 11450
29 avril : à Jean Guierr, marbrier, à compte de ses ouvrages de pavé de marbre pour la chapelle de Marly. a AP Ad DA D a QE RU dre PE NOR A 6oot
PEINTURE
14 janvier-10 juin : à Pierre Poisson le jeune, à compte des ouvrages de peinture en blanc et en jaune qu'il fait sur la menuiserie des nouveaux pavillons et Coonee de Marly (O'pehesrra en Li Res g0of 4 febvrier- 20 may : à luy, pour la peinture qu’il a faite à la menuiserie que l’on a rétablie dans les appartemens du chasteau de Marly (2 p.)..... 4634 17° 6% 20 may : à luy, pour le rétablissement de peinture aux douze pavillons des deux aisles de Marly. ... 290tt 22 juillet : à luy, sur ses ouvrages aux croisées desd. DUR CD) A NRA LRTIUn & 7408 100 14 octobre -1 1 novembre : à luy, sur sa peinture pour cacher le mur du bout des offices en paysage (4 p.)... AE ESS SAR AS D EE EEE fete es a 2e HooN 14-28 octobre : à luy, sur la grosse peinture qu'il fait au chasteau et à la chapelle (2 p.)......... 2004 18 febvrier : à luy et à Danoisecer, parfait payement de 3600f!, à quoy montent les ouvrages de peinture par eux faits au pourtour du colidor du chasteau de Marly. SR de RE MR PERRET M Aoot 18 febvrier-14 octobre : à Rousseau, peintre, sur la peinture à fresque qu’il fait aux quatre nouveaux pavilion delay (Ra pa)a Es eme 06 21700 18 mars-9 décembre : à Jean Jamausr et Louis Ro- GHER, peintres, à compte de leurs ouvrages de grosse peinture aux berceaux de Marly (18 p.)...... 5300
IMPRIMERIE NATIONALE
819 ù COMPTES DES BÂTIIMENTS DU ROL. 820
19 aoust-2 septembre : à François CHaizLor, peintre, à compte du verny, façon de bronze, qu'il fait sur les vazes qui sont sur les pied d’estaux du petit parc de Marly:(2 p.)............ RS PO PA To hoot
15 avril-3 juin : à Roperr Le Roux et Jean BEauré, à compte de l'impression de rouge sur les murs de face des pavillons de Marly en la cour des offices (3 p.)..-. 5o5h
PCR COCOON res
Somme de ce chapitre... 31588 17° 6°
SQOULPTURE.
15 avril-5 aoust : à Noëz Jouvener et Pierre Maze- LINES, à compte des ouvrages de sculpture qu'ils font à la chapelle de Marly (4 p.).................. 1900
23 décembre : à Gérarp VoirriN, sculpteur, pour un masque de pierre de taille qu'il a fait au devant du pied d’estal où passe le tuyau de la fontaine dans la cour des AU FE Lt a DR SR RTE PER REE RNERErE 29h
21 janvier : à la veuve Massou, parfait payement de 1150 pour le groupe de figure de stuc représentant le Poinct du jour, fait par led. Massou au chasteau de Manif nnnus eus RE ER bb Lie ODION
A L’Espicoca, sculpteur, parfait payement de 1050 pour un pareil groupe....... MR to k5ot
27 may : à GUILLAUME Grouarp, sculpteur, pour avoir démonté les figures de stuc de dessus les pied’estaux du pourtour du chasteau pour tascher de les conserver. 18h
Somme de ce chapitre .......... 2940t
OUVRAGES DE QUIVRE.
14 janvier-15 avril : à Gicues Le Mons, fondeur, pour tampons, souches et rondelles de cuivre qu'il a livré à Marly (2 p..................4..: 1145 5°
8 juillet : à luy, pour 53 journées d’un compagnon et A6 journées de manœuvre qu’il a fourni pour réparer les robinets et soupapes des fontaines... ....... 159
19 aoust-16 septembre : à luy, à compte des timbres de métail et des robinets qu’il a fournis au magazin (a panialinss LRO U SOLS PRE Li Lt 700f
8 juillet-2 septembre : à Lonr, horloger, sur ses ouvrages à l'horloge du pavillon de la chapelle (2 p.)... APTE Sel SA TN de Ad Pr É NA LE CU ta ON
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
7 janvier : aux nommez Rivière et Augé, pour avoir remply les deux glacières qui sont dans le parc de Marly. NS SUR SN EURE mire APRES «330%
À Barsier, pour le sable qu’il a transporté sur le cchemin du commencement de la montée de Marly.. 15 7 janvier : à Noë Lavewer, pour avoir osté du sable «de rivière d’entre les deux réservoirs du derrière des berceaux de Marly.............. ÉRTUN 1108 10° 15 avril : à luy, pour avoir démoly 60 thoises de {tuyaux de grais dans l’acqueduc derrière le chasteau, et | pour avoir transporté et mis en place vingt-trois grandes | plaques dans les cheminées. .....:........... 93 14 janvier-23 décembre : à Esnenne Laneuois, cor- «dier, pour des clouds pour employer à tenir les plastres «aux cloisons et planchers des nouveaux pavillons et pour cordages et poulies garnies d’escharpes (4 p.)....... Re Es, host Et N a Ed LS 4 CS NIOMIAN a L febvrier- 2/4 juin : à Jaques Dossy, voiturier, pour avoir voituré des soupapes, conduites de plomb, robinets et tuiaux de cuivre, ainsi que la charpente de la démolition des vieilles offices, de Marly à Saint-Germainen-Laye, et pour le fumier qu’il a fourni et voituré pour LÉ CO DER nR dE ee ibn ou .. 64gf L febvrier-20 may: à Louis IzaBELLE, maistre fontainier, pour son remboursement de 200 de cotterets pour faire fondre le plomb qui sert à sceller les berceaux, et pour charbon, chandelles et vieux oing qu’il a employez en travaillant aux ouvrages des fontaines (3 p.)...... UE ue Does se) eve ue D AMONT 11 febvrier : à Despierres, pour avoir nettoyé et frotté
les chambres et sallons du rez-de-chaussée dud. chas- Roqu de Many. ne ebnn suis eh been 11 febvrier : à Tuowas Porer, pour avoir osté les neiges de dessus la chapelle et la salle des gardes.. 11f & mars : au s° pe Caumonr, pour remboursement de menues dépenses par luy faites pour les réparations dud. “LECTEUR SREN ANNEE PS LE SR Nr Pre PSS hoft 6° À luy, pour pareille somme payée aux glaiseurs du bassin de derrière du chasteau . ...... PS 10" 25 mars : à Anronxe L’Escuyer, pour 125 jours qu’il a esté employé à planter des niveaux dans le parc de Marly, à raison de 3! par jour.......... “iect H70n 10 juin : à luy, pour idem en mars, avril, may, à 100 par mois....... ME PA EEE EU ie DO" 15 avril : à Nicoras Le Sueur, charon, pour la démolition et transport de deux baraques et autres ou- VTages... 0. PRE REA E E a ns HAS US 21 30 septembre : à luy, pour avoir voituré 4 thoïses 1//h
de glaise au premier réservoir de Marly....... 38h 5° oh juin : à luy, pour trente brouettes fournies au magazin de Marly...................... 82H 10°
15 avril-28 oclobre : à Nicoras Haywauzr, pour les
terres qu’il a enlevées en divers endroits de Marly (4 p..). dE 4e dan RES ÉLIMINE OC JOUR SO 1° 15 avril : à Pierre Bourienne, pour avoir nettoyé six
regards nouvellement fails................... 18# 15 avril : à Esrienxe Boureusr, pour avoir déposé une
conduite de plomb de 8 pouces, de 100 thoises de long.
d Un 4 où UN OR CES ATEN UE SET 29 avril : à luy, pour avoir arraché et transporté le
pavé des vieilles offices du chasteau de Marly. ... 454 12 aoust : à luy, pour avoir rempli plusieurs trous où
Von a pris des terres entre le bois cet les angards de
LE ERA dE AE EP NO ge 1 à 15 avril : à François Mareuix, pour cinq journées
d’un tombereau employé à aller quérir des robinets à
Joe CE VC EP EE EE te à 3 LAON 22 avril : au s° De LA CLos, pour remboursement de
huit tables de marquetterie de portor et autres marbres
qu'il a fait porter à Marly.......,.......... 18oot 29 avril : à pE Romas, voiturier, pour six voitures de plaques, du port de Marly jusqu’au devant les offices du
QUELS SET (UE GRO NI NEO AA TO RARE +: 190f 20-927 may: à Simon Gaumonr, pour avoir déchargé
au port de Marly deux batteaux, chargés de bois et outils,
venant de Rouen (2 p.).......... RAR 14ott
26 avril-11 novembre : à Rarrrow, voiturier, pour avoir déchargé 84 contrecœurs du batteau sur le bord du port et dud. port dans les voitures, et avoir voituré du port de Marly sur le canal de Versailles quatre caisses pleines d'outils (2 p.)..... do tee ONE AE RON
20 may : à Béeuin, pour avoir nettoyé et frotté le parquet.aux douze pavillons, . ; ...,......4 2, 108 20 may: à Ponce Granppré, pour avoir démonté la charpente des vieux offices de Marly .......... 150 24 juin : à luy, pour avoir fait façonner les recoupes pendant le mois de may dernier ........ nd an à RO 20 may: à Anroixe Derriar, pour avoir façonné 45 bouts de solives, de chacune un pied 1/2 de long. 19 27 may: à Cnarces Maugerr, voiturier, pour la voiture de quatre plaques au magasin .......... 4W10° À Boxvazgr, pour avoir nettoyé les douze fosses d’aysances des douze pavillons.............,..... Got
27 may-25 novembre : à Jean Gimon!, voiturier, pour avoir voituré deux batteaux chargés de bois, mats, avirons et garnitures, pour la construction des navires du canal de Versailles, du port de Marly aud. canal
CECD Je + NRA ES de me 2 OO
L Ou Grrauzr.
27 may: à la veuve Le Maire, fondeur, pour ouvrages de cuivre qu’elle a livrés au magasin. ...... 339 10° 29 juillet : à Tuowas Virry, Aooë pour ses gages et ceux de son garçon pour l’entretenement des fontaines de Marly pendant le quartier d'avril. ......... 4oot 27 may-30 septembre : à luy, pour remboursement de ce qu’il a payé pour achapt de bois, charbons et autres menues dépenses pour les réparations et entretenement desd, fontaines (3 p.)............. 144ït13° 27 may: à Pierre Varisse, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et racomodées ..... 51% 13° 10 juin-11 novembre : à Miouez Le Doux, jardinier, pour avoir fauché le glacis des allées du pare de Marly etradéres ouvrages (Jp). un. 0 ie 43e: Ut 10 juin : à La Pierre, garde du regard et des estangs de Marly, pour avoir un cheval. .............. got 8 juillet : à Marvin Acuarny, pour avoir déchargé au port de Marly deux balteaux chargés de bois pour la construclion des navires du canal de Versailles. ... goît A Nicoras GrANDIN, pour avoir transporté des thuiles de la démolition des vieilles offices jusqu'au magazin. . . dde MS ARTE AR sad: OUT Or À Denis Maccrawee, pour le fil d’archal qu'il a fourni el attaché aux grilles de closture du parc de Marly, mon-
os ….
tant à 1260 pieds carrez, à raison de 5° lepied.. 315
29 juillet-10 septembre : à Louis Garnier, jardinier, pour les outils qu’il a acheptez pour tondre el accommoder les arbres du jardin et pour du cordeau et une pioche pour dresser les plattebandes (a p.).... 454 5°
29 juillet : à Pigrre Mazonme, pour avoir fauché l'herbe de dessus le glacis des allées du parc du chas- FTP PARENT RARES Sas ASE Bat suce AB
À Marin Mouère, pour avoir racommodé les créneaux du deuxième étage des douze pavillons de Marly. Ju ve à LS NS LOES 6 Re PP À
29 juillet : à Craupe Dupuy, maçon, pour avoir osté un tire-fond au-dessus de la chapelle de Marly et y avoir percé un trou pour le passage du cordon de la LEP RRQ BE EP AS OS MRC APN P ES CREER
À Jaouss Le Jay, pour avoir éoalisé les terres de l’allée du pourtour de la pièce d’eau du bas de Marly. 454
236 aoust-14 octobre : à Jean Boureuienon, poseur de tuiaux de fer, pour avoir esté employé à transporter et aranger plusieurs choses au magasin et pour suif et huisle pour faire du mastic pour garnir les conduites que l’on & changées (api)... es. nina LE 107 67
26 aoust : à Rorerr Rossiexoz, pour les outils qu'il a acheptez pour faire des trous dans la pierre de taille des attiques des pavillons de Marly............ at 14°
ba.
16 septembre : à Craune Beaune, pour remboursement de la chaux, ciment et autres choses qu'il a fournies au magazin ...... RATE EE UT AR ÉLIRE
À Parppes Bourson, pour briques qu’ a fournies pour employer aux attiques des douze pavillons des deux aisles et du ciment pour les fresques. . . ... Gi 15° 6%
À Craupr Foussy, pour un cadran qui est posé dans le fronton du pavillon de la chapelle de Marly. 159 7°
16 septembre-28 octobre : à Micuez Drocuer, pour son payement des terres qu’il a enlevées et la boue qu'il a nettoyée pour faire le lavoir de Marly (2 p.)........ MAR SAT Ag ASP A RATE PAU ANT Mure a NS M 1798 6° 8°
16 septembre : à Pierre Gorrerray, pour avoir défait les racineaux de quatre faces des réservoirs que l’on a démoly dans le parc de Marly................ 45
A Nicoras Béeuin, pour avoir nettoyé l’aqueduc qui commence de l'extrémité du chemin de Versailles jusqu’au pavillon de la chapelle de Marly... ...4.:2% 801
30 septembre : à la veuve Verer, plastrière, pour neuf voyes de plastre qu’elle a fourny dans le parc de Marly. HEART A RU RU PEAU A LE VA
9 décembre : à René Romin, tailleur de pierre, pour avoir rétably deux parties du mur de douve du bassin du derrière dud. chasteau.................. hoot
30 septembre : à luy, pour huit bancs posez avec leurs consolles dans les allées. ................. ee 454
1h-28 octobre : à Jean Daumerre, jardinier, pour avoir régallé les terres de dessus l'allée des pavillons de l'aisle du costé du village (a p.)............. 220
28 octobre : à Personne, terrassier, pour avoir régallé les terres dans Ja place derrière lesd. pavillons. . M AR PT RE D PEL DRE A GE Ur EE 200
11 novembre : à Micnez Meusnier, pour ce qu'il a payé à quatre soldats qui ont retiré une biche de leau du deuxième réservoir du dessus de Marly.... 19 10°
A Racine, pour avoir découvert le conroy qui a esté fait l’année dernière à deux des faces du premier réseroi du désus de Marly ,44 205.08 4, ee Soft
25 novembre : à CaarpenTier, dit La PLume, pour seize journées qu’il a esté employé à prendre garde au transport des terres ........................ 164
25 novembre : à pu Vercer, sergent du régiment des gardes, pour seize journées qu'il a été employé à prendre garde au transport des terres ................ 161
A Guy Prigur, pour vingt journées. pour idem.. 20
19 aoust-25 novembre : à Serapnin Hamez, à compte de la graine de saintfoin qu’il sème et de la terre noire
qu'il fournit sur les glacis derrière le chasteau de Marly (aptes sense LYYCY LOUE SANS 3oof
14-9218 coctobre : à luy, pour les terres qu’il a enlevées sur l’/allée au pourtour de la pièce da bas Marly ES 4 TAN RS SAVE CRUE A BIMESR ES
7 janwierr : à Esrrenne Personne et autres qui ont travaillé aux rréservoirs d’au-dessus de Marly.... 454 15°
10 juin:-7 octobre : à eux, parfait payement des fouilles œt transports de terre qu'ils font pour la construction dée la pièce d’eau que lon a agrandie au derrière du chasteau (B Dee “18519848 9°
Sormme de ce chapitre. ...... 137074 3°
OUVRIERS À JOURNÉES
7-14 jeanvier : aux ouvriers qui ont travaillé à oster les neiges dde divers endroits de Marly et rempli les glacières (a pr.).......... VÉCUT EU . 158 11° °°
21 jamviier-18 mars : à ceux qui ont travaillé à nettoyer les paavillons, racommodé le platfond de la chambre de S. M. e?t divers ouvrages qu'ils ont faits au chasteau (9 pi Pate: 22 Ha Let hauts Fa BHO OT
18 maarss : à ceux qui ont travaillé à écraser le moilon pour faire Îles recoupes qui ont servi à faire l'épreuve de ce que la tthoise carrée couste façonnée sur les allées du chasteau. .. ..... DIN ERSNS AN TRUE DRE 179 15°
29 avrill : à ceux qui ont planté des arbres (3 p.)... Le ce Us ui die Lee CO DDUAT LU A
29 avrill-30 septembre : à ceux qui travaillent pour préparer lees peintures à fresque (12 p.)...-. {1 A8 °
13 may:-23 décembre : à ceux qui travaillent dans
les jardins. et chasteau dud. lieu (17 p.)... 4239 6° 7°
Sormme de ce chapitre... ... 9802 0° A
EENTRETENEMENS DU CHASTEAU DE MARLY
7 janwieer-15 avril : à Louis Isasez, fontainier, ayant l'entretemerment des fontaines de Marly, pour deux quartiers de sess gages (2 p.)...... nes ibe cs tie OO
7 janvieer-14 octobre : à Louis Garnier, jardinier, ayant celuyy des jardins, pour une année de ses gages et ceux de son garçon (4 p.)............ 2e 800t
29 avril : au s' Cormin, curé de Marly,-pour le loyer d'une muaisson appartenant à la fabrique, occupée par les s" pe Ruzéé et ne Caumowr pendant une année .... 60t
8 juillett-1 1 novembre : à luy, ayant le soin de prendre garde au cconroy que l’on fait au réservoir du dessus de Marly, pouur ses appointemens (3 p.)..... sh «4 BA ON
14 octobbre : à Tomas Viry, fontainier, ayant l’entretenemenit des fontaines de Marly, pour ses gages du quartier de juiillet et pour ceux de son garçon... .... hoott
1 4 octotbre -9 décembre : à Marmiu Roussez, employé à prendre garde à la maçonnerie de la moitié du premier
ob
GS
DS rs
QE
réservoir du dessus de Marly pendant les mois de septembre, octobre et novembre (2 p.).......... 135 14 octobre-9 décembre : à Cnarzes Granprré, employé à la recoupe, pour trois mois de ses appointemens (3 ph. NUS TN AURAS DE te ete nn a « 1304 14 octobre : à nu Vercer, sergent du régiment des Gardes, pour un mois qu'il a esté employé à faire transporter les terres du détachement dud. régiment au réservoir du dessus de Marly.................. 30f A La PLowe, autre sergent, employé aux mesmes ou- VTABES.. serres 30tt 9 décembre : à Gaston Rexauznin, inspecteur, pour ses gages pendant les mois de septembre, octobre et no-
vembre demie) DURS se IN Nr ON LES A Sent
Somme de ce chapitre.......... 29295K
RÉSERVOIRS AU DESSUS DE MARLY
31 décembre 1684-18 novembre 1685 : à Micuer La Lour, terrassier, à compte des ouvrages de transport de terre qu’il fait au réservoir de Luciennes (23 p.)... Me 015 CU ANNE CARRE, EN
91 janvier-25 febvrier : à François BeLor, terrassier, à compte des fouilles et transports de terre qu’il fait au réservoir de Roquancourt prez Marly......... 1900
7 janvier-16 décembre : aux nommez Baux et RocHER, entrepreneurs, pour parfait payement des ouvrages de maçonnerie par eux faits pour les réservoirs d’audessus de Marly et murs de closture (24 p.)......... ee SAP A lan Got à"
28 janvier-25 febvrier : à Guizcauwe Pouicté, entrepreneur, pour les matéreaux dont il fait provision pour la maçonnerie du réservoir de Roquancourt (5 p.).... DS TR EE At ne as LM 49001
7 janvier-23 décembre : à Jean-Baprisre et CLauDE Crosnier, père et fils, pour leurs ouvrages de fouilles et transports de terre des réservoirs d’au-dessus de Marly (og be ie ton ae 5408900"
25 febvrier : à Jean-Baprisre GrosNIER, pour avoir voituré, du port de Marly dans la cour des Matelots, du bois pour les chaloupes de Versailles. . ........ 9200
15 avril-2 décembre : à Roserr pu Bray, entrepreneur, à compte de ses ouvrages de maçonnerie pour augmentation des réservoirs du costé du village de Mani din de da ce Es aBbot slt 3°
Somme de ce chapitre... 246374 14* 4°
MAÇONNERIE
18 febvrier-16 décembre : aux Prestres de Saint- Lazare de Paris, à compte du bastiment des Pères de la Mission de Fontainebleau (6 p.)......... 105oot
10 juin-30 décembre : à Nicoras Varin et Maraurix Hansan, parfait payement des ouvrages de maçonnerie par eux faits, en 1683 el en la présente année, au chasteau de Fontainebleau et dépendances (10 p.).. 7697
h mars-30o décembre : à Curisropaze Grinçor et François Simon, entrepreneurs, à compte des tuiaux de grais et pierrées pour la conduite des eaux de Samois et de la Madeleine à Fontainebleau (19 p.)..... 39ooof
29 avril-30 décembre : à Cuémenr et Perrauzr, entrepreneurs, à compte de leurs ouvrages de maçonnerie au bastiment de la Surintendance (16 p.).. 2526aft 19°
18 febvrier-14 octobre : à Maraurix et Micnez Harsan, Pauzy et Bonner, entrepreneurs, à compte des murs de closture des sept parquets des environs de Fontaine- Dean ee na aie ess 8000
29 avril- 26 aoust : à Bonner, entrepreneur, à compte de la maçonnerie pour l'augmentation des escuries de l'hostel du Mayne (7 phases... 2500
8 avril-6 may : à Mirasow, Gaurier et consors, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'ils font à la geole de Fontainebleau pour laugmentation des FACILES 0) ACPA ER CAMES CREER EU Le
6 may-30 décembre : à eux et Biçuer, sur les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont entrepris de faire pour le revestement des bassins des fontaines, fossé le long du tallus de la prairie dud. parc et jardin de la Charité DANONE rm Den de ER Male deu des te TOO
8 avril-9 septembre : aux nommez Harié et Hamon. entrepreneurs, à compte de leurs ouvrages de l’acqueduc pour conduire les eaux depuis le chemin de Paris jusqu’au pré derrière la Coudre (10 p.)........ 3100
14 octobre-30 décembre : à Paury et Brunezer qui ont pris le marché au lieu des susmommez.. ... 1050f
18 febvrier : à Louis Morrizcow, charpentier, parfait payement des ouvrages de charpenterie par luy faits en divers endroits du chasteau et lieux en dépendans, en Panne 1000 ue LUEUR E arte Ne .... 958 13°
20 may-30 décembre : à luy, à compte des ouvraages qu'il fait au bastiment de la Surintendance (11 p.)..... 108000 à Berrunier, à comptee de
22 avril-23 septembre :
ses ouvrages de charpenterie pour les escuries de l’hosstel du Mayne, à Fontainebleau (8 p.)...... .... 25000
26 aoust-1/4 octobre : à luy, sur la charpenterie poour l'augmentation des corps de garde suisses (2 p.).. 5ooott
Somme de ce chapitre. ..... 14758 13°
COUVERTURE
8 avril : à la veuve Gnocxer, couvreur, parfait panyement de 763# 13° 3°, à quoy montent les ouvragess de couverture, tant d’ardoise que de thuille, qu’elle a ffait faire en divers endroits du chasteau de Fontainebleauu et lieux en dépendans, en 1683.......... 134 17° 3°
27 may-80 décembre : à elle, à compte de la ccouverture d’ardoise qu’elle fait au bastiment de la Surrin- RAA TN REA de AA Ut à 24000
2h juin-26 aoust : à elle, sur la couverture aux esscuries et remises neuves de l’hostel du Mayne (3 p.)...... An seu her dede CON Du i UT e2R et LDOODS
14 octobre : à elle, sur la couverture en divers eendroits du ichéstenu MILAN RE Looott
14 octobre-23 décembre : aux nommez Lenranrr et Lacosse, couvreurs de paille, parfait payement des coouvertures de paille qu'ils ont faites sur les escuries de planches de Monseigneur à Fontainebleau (2 p.)....... RO RCE ie LU SU V'otoattet
Somme de ce chapitre... .. 4863K 11° 5°
MENUISERIE
18 febvrier : à Taowas Saurer, menuisier, parfait payyement de 5460 7° 4°, à quoy montent les ouvrages «de menuiserie par luy faits en divers endroits du chasteeau de Fontainebleau et lieux en dépendans, en 1683...... RUN SAR MAMA EE ete le ITS BB}
10 juin-2 décembre : à luy, sur sa menuiserie cdu bastiment de la Surintendance et autres endroits du chaasfau (e D) Lens LEUR DER SNA de HT Que 6000of
18 febvrier : à Pierre Cuissin, pour les ouvrages «de menuiserie à l’appartement de M°*° la Maréchalle ne Rèo- GHEFORT au chasteau de Fontainebleau... ..... qhhi5*
Somme de ce chapitre... .. gg934# 19° 44
SERRURERIE
8 avril : à Micuez Benoisr, serrurier, pour ouvragges de serrurerie qu'il a faits au chasteau de Fontainebleeau et lieux en dépendans, en 1683......., 106% 14° (64
9 septembre : à luy, à compte des ouvrages qu'il fait pour l'augmentation des escuries de l’hostel du Maine... AA SRE AS SUR RIT ON I a RE DO
9 septembre-16 décembre : aux nommez La Brie, Vazennin et consors , serruriers, à compte de leurs ouvrages à la Surintendance des Bastimens (3 p.). 1400t
18 febvrier - 4 novembre : à la veuve Rossienor., serrurier, à compte des ouvrages qu’elle fait en divers endroits du chasteau de Fontainebleau (4 p.).... 1750
Somme de ce chapitre... .. 34064 14° 6?
VITRERIE
2 septembre : à Guiczaume TisseranD, vitrier, pour ouvrages de vitrerie faits au chasteau de Fontainebleau et lieux en dépendans, en 1683 ........ Saot 14° 0°
PLOMBERIE
19 juillet : à la veuve Giran», plombier, parfait payement de 9754 1° 10° pour ses ouvrages de plomberie à Fontainebleau en 1682, 1683 et 1684... 7254 1° 10*
18 novembre : à elle, à compte de ses ouvrages aud. chasteau ....... nn D AACRUAN SE ARR 200
PAVÉ
k febvrier : à Ducnemin, paveur, à compte du pavé qu’il fait voiturer dans la routte de Chaïly, pour paver les endroits enfoncez de lad. route. ........... 150
25 mars : à luy, sur le pavé qu’il fait au droit de la porte de la cour du Cheval Blanc et autres endroits... .
ER LS PR LA PR LE QE ARSUE Rte es LU CASE AIS 3004
8 avril-16 décembre : à luy, à compte des ouvrages qu’il a faits au chasteau et lieux en dépendans, en 1683 et la présente année (7 p.)...... RE SRE 3700
Somme de ce chapitre....... Rat
PEINTURE ET DORURE
28 janvier : à Conweize, peintre, parfait payement de 3600, à quoy montent ses ouvrages de peinture et dorure en divers endroits du chasteau de Fontainebleau.
PNR ans DE UUS 0 sh NS US 45e 1600t
SCULPTURE
11 febvrier : à Cuissix, sculpteur, pour ses ouvrages de sculpture en divers endroits du chasteau de Fontainebleau......., AT ER er. PNR T0 ee LH ON
SPA
PROC RRES
ee - PE
829 ANNÉE 1685. — FONTTAINEBLEAU. 830
tant pour les échelles des jardiniers de Fontainebleau qu’autres ouvrages pour les escuries des maisons qui dépendent dud. chasteau.. :....... Re Lena RL PONRE
JARDINAGES ET FOUILLES DE TERRE
31 décembre 1684-1* avril 1685 : à TarzranD et Simon, terrassiers, parfait payement des labours qu’ils ont faits aux petits plants de chesne dans l'enceinte des palis de la forest de Fontainebleau en 1683, 1684 et
les présens mois (3 p.)................. 1770 9° 8 avril-2 décembre : à eux, sur les 1°, 2° et 3° labours qu’ils font auxd. petits plants (11 p.).... 9700
91 janvier-27 may : à eux, à compte des tallus de terre qu’ils font à la descente du chemin de Chaïlly prez Fontainebleau qu’ils font élargir (4 p.)...... .. 7oof
h mars-13 may: à TarzLarn, à compte du petit plant de chesne qu’il fait arracher dans la forest de Fontainebleau et transports dans l'enceinte des palis d’icelle (phase ARRET PR Er MR A AE a7oof
18 novembre : à luy, sur les glands qu’il fait amasser dans l'enceinte des palis pour le regarnissement des plants d’icelle forest... ......,............ . 250
16 décembre : à Pierre Hamon, à compte du gland qu’ fait amasser et transporter dans la forest pour le regarnissement des plants. ................. 15ofi
31 décembre 1684-10 juin 1685 : à Carce et Mercien, parfait payement de 493ott 18° 7° pour les terres qu'ils font défricher, labourer par rayons, tant plains que vuides, dans l’enceinte des palis de la forest de Fontaine- Heat (be as een à AAA 2730 18° 7°
10 juin-a décembre : à eux, sur les premier, deuxième et troisième labours et serfouëtage qu'ils font aux petits plants de chesne à la pépinière dans l’enceinte des palis de la forest (9 p.)................ 2130
L febvrier -14 octobre : à Houez, terrassier, à compte de ses fouilles et transports de terre aux bassins de la grande prairie du parc de Fontainebleau et au réservoir du jardin de la Charité d’Avon (14 p.)...... 1650of
Somme de ce chapitre... .. 36681 7° 7°
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
31 décembre 1684 : à Boue, ébéniste, pour ouvrages de marquetterie qu’il a faits au parquet de lalcôve de Madame la Dauphine......... SLT ONN 22 37
À Louis Bizzaupez, arpenteur, parfait payement de 7794 10‘, à quoy montent tant les toisez des routtes de la forest de Fontainebleau en 1683, que les journées qu'il a employées pendant la présente année à tracer les nouvelles routes de lad. forest, ...,.,...... 270 10°
88 juillet : à luy, à compte des journées qu'il a employyées à mesurer les terres qui ont esté deffrichées dans l'enaceinte des palis de lad. forest. ............ 150f
331 décembre 1684 : à Jean PaDEuIN, ramoneur, pour 3600 cheminées qu’il a ramonnées au chasteau et maisons quii en dépendent. ......... D AR NAT EREE 160tt
114 janvier 1685 : à Anroxe MarcmanD, carrier, pour parffait payement de 18ott 14° 09° pour 29 thoises 3/4 21 | pieds 1/4 de roches qu’il a fendues et ostées pour le passsage des routtes pour la chasse. ........ g4 0° 9°
111 febvrier : à Nicozas Varin, de Fontainebleau, pour le vvoyage qu'il a fait par mon ordre, de Fontainebleau à Verrsailles, et pour son retour ............ FH LEMGoN
118 febvrier : au s° marquis pe SainT-Héren, pour rembouursement de la dépense qu’il a faite pour avoir des faissans et des perdrix dans les parquets de la forest de PORN IA de a ae mena 53att
235 novembre : à luy, pour la dépense extraordinaire qu'il a faite pour les unze parquets des environs de Fontainnebleau pendant la présente année... ..... 695 0°
°a7 may : à ANGELIN DE LA SALLE, garde des sept parqueets sur les bords de la forest, pour le grain qu'il a porrté dans lesd. parquets pour nourir les perdrix et faisanns pendant l’année finie le dernier febvrier 1685 .... sde de das No du Bol A 0 de
«3 juin : à Louis Guiscewsr et consors, terrassiers, pouur labours qu’ils ont faits des terres plantées en chesne, chaarmes et ormes dans les carrez du parc du chasteau. . ne NCA RENE «4 000 970!
ZA Pierre Hamow, terrassier, pour transport de terres pouur remplir plusieurs trous dans la route de Chaïlly.. . BMP TENRE does da Me eo sa tauuess LOU
:aQ juillet : à luy, ayant l’entretenement des travées quii enferment les sept parquets des plaines des environs de } Fontainebleau, pour ses gages des six premiers mois
toyyement par luy fait dans les routes de Chaïlly et autres enddroits de la forest de Fontainebleau... . .... 2554 1° 16 septembre : à luy, Nicocas Gougr, Harié et consoræs, parfait payement de 68251 4° 9°, à quoy montent les 3 routtes par eux faites dans la forest de Fontainebleau. NN RE ue ed in 1495 4° 9° <a9 juillet : à Nicoras Mara», terrassier, pour labouurs, semailles et fumages de terres qu’il a faits dans
logis: parquets... 20. a ee rene see on 334 ZA Jeax Resours, dit La Brie, garde des palis de la forest, pour une année de ses gages .......... 300h
«26 aoust : à Gasriez Dorcagmer DE La Tour, con-
cierge du chasteau de Fontainebleau, pour les planchers qu’il a mis en couleurs et frottez en divers endroits dud. chasteau en 1683 et 1684......... ... 55ot 10° 81
21 octobre : à Jean Piver et Louis Guiccewer, pour avoir labouré et façonné les terres plantées en plant de chesnes, charmilles, aulnes et aulnettes dans les quarrez dû: parc du Chase nn ess Cie eue 1294 5°
18 novembre : à Rosert Jamin, concierge de la cour du Cheval Blanc, pour parquets et carrelages qu’il a mis en couleurs aud. chasteau pendant l’année 1684...... SR A A Le EU ete EUR Ce A PA Mb AN a 734 4° 3%
8 décembre : à Varisse, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et visitées aud. chasteau et lieux en dépendans, au mois de novembre... .... 2761 14°
16 décembre : aux palfreniers de la grande escurie, 110; à ceux de la petite, 110%, et A4 à ceux des escuries de Madame la Dauphine, pour les fumiers qui leur ont esté pris pendant les trois années dernières pour les parquets de Fontainebleau. .............. 264
Somme de ce chapitre..... 64814 o° 10°
OUVRIERS À JOURNÉES
31 décembre 1684-30 décembre 1685 : aux ouvriers qui ont travaillé en divers endroits du chasteau et dépendances de Fontainebleau depuis le 18 décembre 1684 jusqu’au 27 décembre 1685 (15 p.). 8549 6° 6%
ROUTES
a3 septembre : à Hamon et Baunox, à compte des roules qu’ils ont faites pour la chasse dans la forest de Fontainebleau. ete Pas oser ste 200 23 septembre : à Hamon et Gouer, à compte du net- Loyement des cours et fossez dud. chasteau de Fontaine- Dia CE ea du DTA RU Ue 30ott 21 octobre : à eux, à compte des chaperons de bruyère qu'ils font sur les murs de closture des parquets des environs de Fontainebleau .......... RAA 300 21 octobre : à Rarrgau, à compte des roches qu’il fend et fait oster dans la route de Chaïlly, à l'endroit du bois Bréau, pour ouvrir le JL RE TE CAOPDENRE EAP ES 15ot 30 décembre : à Morin, carrier, à compte des roches qu'il fend pour euvrir le passage dans la route de Chaïlly, à l'endroit qu'hois Brenda due 100
CHAMBORD
MAÇONNERIE
janvier-21 octobre : à Jaques Hagerr l’aisné, Ja- ?
ques FHagerr le jeune, et Jaquer, entrepreneurs, à compte et paar advance sur les ouvrages de maçonnerie qu'ils ont entrepris à Chambord (26 p.)...... 2032008 10°
1®° juillet : à eux, pour estre employé en achapt de provission el amas de foin et d’avoyne pour la subsistance de lpure équipages: {ie Le AN en. 30001
292 avril-23 septembre : à Mocovor, entrepreneur, à compble des provisions de matéreaux qu'il fait pour la maçonnnerie de la maison du curé et de l'auditoire de
Combe (8 p.).....,. Net 148181 25) octobre : à luy, sur la maçonnerie et rétablissement des chaperons dud. chasteau .. ......... 10274
26) may 1686 : aux héritiers Mocquor, 176 14° pour, , avec 15845 que led. Mocquor a recçeu, faire le parfait payement de 160211 14°, à quoy montent lesd. OnYranges. 2.440. hear HE ES RES AIRE 1761 14°
Au : nommé Lacan, autre entrepreneur, à compte des réparæations des brèches des murs du parc de Cham- ONE Re EE ne TS RREE Ale Det doale sen 01 0
Somme de ce chapitre..... 222618 10°
FOUILLES ET TRANSPORTS DE TERRES
21. janvier-25 novembre : à Jaques Auin et Jean DuBraanez, lerrassiers, sur les fouilles et transports de terress qu’ils ont entrepris au chasteau de Chambord, suivannt que le trésorier en sera requis par les s'° pe LA Sausssaye et Roussecor (24 p.)....... «117480
CHARPENTERIE
8 juuillet : à Pierre Rasr, charpentier, à compte des ouvragges qu’il fait à la lanterne de la tour de lappartement «de Monsieur, souspente des offices, réparations de l'hosteel de Montmorency, palis des fezanderies et pieux du popnt du Pinet, à Chambord............. 1000
9 aaoust-23 décembre : à luy, sur lesd. ouvrages et sur less escuries de Monseigneur (5 p.)........ 3900
28 ; janvier-23 seplembre : à Porrevin, charpentier, à comptée des provisions de bois qu’il fait pour les ouvrages de chaarpenterie qu’il a entrepris au chasteau de Cham- DO D D ne UP Eee a da 68500tt
10 j juin: à luy et au nommé Aux, sur leurs ouvrages pour Îdes couvertures pour le logement des ouvriers... Eee E RT MR Ant reed, 3000
SERRURERIE
25 febvrier-923 octobre : à Cuvizuer, serrurier, à comptée de ses ouvrages de serrurerie au chasteau de
Chambon MO Da): Nina 5000
ANNÉE: 1685. — CHAMBORD
6 may-232 juillet : à Bausouax, à compte dee ses ouvrages de réparations aud. lieu (a p.)......... 1000 Somme de ce chapitre... ....... 6oooott COUVERTURE.
20 may-9 septembre : à Tesnier, à comptee des réparations de couverture qu'il fait à l'hostel de Montmo-
MOV, Li | ) CRREDRS SMAN MORE à SO LES PEAU GG
PAVÉ
18 febvrier-26 aoust : à JEax-Baprisre Auusry, paveur, à compile de ses ouvrages de pavé à Chamnbord en 1683 et16 40 (a pe ES et pe he aa: 10004
8 avril-26 aoust : à Benoise, menuisier, à coompte de ses ouvrages aux offices du chasteau et à la panroïsse de Chambord (2 p.)..... dSiles Men à LU à OO 11 mars-23 octobre : à Bonner, autre à conmpte des réparations faites aux palis des faisanderies (du parc (pH eee DR ta niet den s 1i te 2 100 CU 19 aoust-23 octobre : aux nommez Carez eet Foxr- VILLE, à Comple de leurs ouvrages de menuiseerie aud.
chagteal (De MR Re PS 0600
Somme de ce chapitre. ......... 91550ot
VITRERIE
11 mars-23 septembre : à Marcaanr et TriNqquer, vitriers, à compte des réparations de vitrerie qu’ils ont fait en divers endroits du chasteau de Chamborcd (4 p.). JL OR AR A RER PANNE 2 JSTOR RUE MS ot
PEINTURE
23 juillet- 25 novembre : au nommé pu Rinsé, , peintre, à compte des impressions de peinture qu'il a fait aux appartemens du chasteau de Chambord et à lai tour de la chapelle et aisle joignant (2 p.)............ Boot
SCULPTURE
21 octobre : à Caarpenrier, sculpteur, à coompte de ses ouvrages à la tour de la chapelle de Chambored. 500
9 seplembre-23 décembre : au nommé Mäiazeuines, plombier, à compte de ses ouvrages de plombeerie aud. e CHASPEAU (IR TRS ME ne duta ee dede na en VIT ED
è MENUES DÉPENSES.
8 juillet : à Jaques Cocerxe, ‘pour bois: de licts pour la cantine de Chambord . ....... das ve: 1 DO
15 avril-5 aoust : au s° DEscoperz, pour employer aux menues dépenses dud. lieu (2 p.)......... 5oof
Somme de ce chapitre. ........, 1000
ENTRETENEMENS.
31 décembre 1684 : à Jean Cuisinier, pour avoir entretenu pendant la présente année la maçonnerie du chasteau de Chambord et des écuries du Roy....... 9a0t
À luy, pour avoir fait un petit mur au bout de Ia gallerie qui conduit à l’eppartement de Monsieur. . 9#
À Pierre Ray, charpentier, pour l’entretenement de la charpenterie dud. chasteau et escuries.. . . .... Got
À luy, pour son parfait payement de 2705 16° 84 pour ses ouvrages aud. chasteau et autres endroits... .. SRI TER ANR CN AN MR RARE ET FE 10554 16° 84
À Vazenrix Tesnier, couvreur, pour l’entretenement de couvertures: déni... om 1300
À lay, pour son parfait payement de 51981 8° 8° pour ouvrages de couverture d’ardoise faits sur le comble du bastiment des offices du chasteau de Chambord...
ie A M RER NRA rent dus aid cine de + 000 A Rexé Bonwer, pour l'entretenement de la menuiserie CHACUN A PS AN A ETS PR ER AMAR 130 À luy, pour celui de la menuiserie du bastiment des A (ES PA RE AE NE PI AN CE APRES nn 1 8 A luy, parfait payement de 13611 10° pour ses ouvrages de menuiserie aud. chasteau. ....... 861 10° À Czément Bausouax , pour l’entretenement de la serrurerie dud. chasteau et escuries .............. 1208 À luy, pour celle du bastiment des offices. . ... 181
À luy, parfait payement de 2798 15° 6° pour ouvrages de serrurerie aux pavillons à costé des portes du parc. Ra Ed pente ie Do te SES ML SA NÉU Or
À Nicoras MarcnanD et Nicocas Marcery, pour l’entretenementide la vitrere: 1h on Goïl
À eux, parfait payement de 699! 10° pour ouvrages et réparations de vitrerie aud. chasteau. . ... 2998 10°
À Dexis GEenDriER, paveur, pour lentretenement du pavé dit chastéade sie it ete ae Re Aa SNA
À Craune Derins, ayant l'entretien des frottages de parquet et nettoyemens du chasteau........... 275
À Jean Prov, vitrier, ayant celuy de la vitrerie du chasteau de Blois) ne Dee ENS Pre Rte 35h
À Bezceronps, concierge du chasteau de Chambord, pour avoir eu soin de remonter l'horloge dud. chas- ÉCART ER an Ds crie RATE 5ott
À Jeax-Barprisre Mocçuor, entrepreneur, parfait payement de 1701 17° pour ouvrage de maçonnerie aud. (OU ETS ASIA REAS dt re RCA dE koi 17°
IMPRIMERIE NATIONALE
A Simon Couipoux, parfait payement de 6554 9° 4° pour réparations de maçonnerie aux murs du parc... RATS : EE Je DEN 94e
À Grorces Ficioux, parfait payement de 308# 3° 3° pour ouvrages de bauges et enduits par luy faits aux
chambres et corridor en gallas au-dessus des. offices dud. li at et 20
A Anrorne Porrrevin, pour ouvrages de charpenterie
chasteau. ..... FAR TRS
rss e see
par luy faits pour la construction d’une glacière aud.
chasteau ........ PA CR Te Na ET PLAT
A Czaupg Corançon et Vincenr Le Roy, menuisiers, ,
pour ouvrages de menuiserie... ...........
À François Cuviuuier, serrurier, parfait payement de 6291 5° pour ouvrages de serrurerie. ......
À Louis L'Ansazesrrier, payement des. ouvrages de
… hagft 5° ?
serrurerie par luy faits au chasteau de Blois... 774 19° ”
A Prenne Durncé, peintre, parfait payement de :
3234 10° pour les impressions de peinture par luy faites au chasteau de Chambord...
ss
À Pierre Garnier, paveur, parfait payement de 98 12°
pour ouvrages et réparations de pavé aud. chasteau.. . .
….... oo one +
À Jaques Farpoice, horloger à Blois, pour son paye- -
ment des journées qu'il a employées à nettoyer et régler :
l'horloge dut. chagiéaur 02 2,Le it Rire 00
À Jaques Taisauzr, préposé aux bastimens du chas- -
teau de Chambord, pour son payement des soins qu'il a a pris pendant trois mois dix-sept jours de la conduite des menus ouvrages dud. chasteau............ 300
21 octobre : au nommé pu Monouez, chirurgien, pour
avoir pensé et médicamenté les ouvriers blessés et ma- -
lades à Chambord, pendant la présente année... 25of
Somme de ce chapitre... 7271 19° 1°
MAÇONNERIE
31 décembre 1684-26 aoust 1685 : à ne Corte, entrepreneur, à compte de la maçonnerie qu'il fait à la tour de la machine de la rivière de Seyne (18 p.)..... ÉRUUDCi RR PEC Re CDN so Len ABOU
17juin-21, octobre : à Micuer Crosnier, parfait payement des pierres qu'il fournit pour la construction des puits derrière le réservoir à mi-coste (10 p.).. 87ott 10°
6 may: à luy, pour 200 thoises; 1/4 de moïlon;qu'il a livré pour les masaifs,.…....,.:0,,:..'."hogts0
11 mars-16 décembre : à Jean Barry et Louis Ro-
| cner, sur leurs ouvrages, de maçonnerie au réservoir de
Louveciennes: 20/02 NRA ee
180000 11 mars-16 décembre : à Jean. Fay, entrepreneur, à compte de ses ouvrages de maçonnerie pour la closture de ls machine... CR Ra nap
28 janvier-16 décembre : à Jean. ps, La Rue, maçon, à compte des ouvrages qu'il a fait au magasin et aux murs de terrasses des rigolles pour les grands cheyallels, et des couvertures de thuïles qu'il a fait aux forges et fonderies de la machine......... 6 RSS 00 ON
23. avril-9 décembre : à Duvivrer, mineur, parfait payement des massifs de maçonnerie derrière les murailles du réservoir à mi-coste (14 p.)... 25364 13° A4
21 janvier-1® avril : à François Berrin, carryer, parfait payement de 27154 5°, à quoy montent les moilons par luy fournis, ses ouvrages de pavé et les terres qu'il a enlevées dans les isles et proche la machine (4 p.)... 11654 5°
18 febvrier-18 mars : à Jaques Rarrron, carryer,
parfait payement des moïilons qu’il fournit entre les pilots au-dessous de la machine, et 45% pour le loyer d’une chambre et d’un cabinet occupez par Jean SwaLew, charpentier de la machine, pendant neuf mois (2 p.). 419f
18 novembre -5 décembre : à luy, parfait payement du moïlon qu’il fournit dans la digue qui bouche le bras vis-à-vis lad. machine (a p.).….............. 6Goot
11 Inars : à Gizes Rarrron, pour dix futailles 1/2 de chaux qu’il a fourni pour rétablir un. gros mur de terrasse proche la tour de bois ............ 56H 16° 8°
7 janvier -18-mars : à Anroixe Hémowr, carrier, parfait payement de 2900 de cailloux qu’il a livrez pour la digue de l'ile Gautier, à 3oft le cent (4 p.).... g7ot
6 may-19 aoust : à luy, sur le moiïlon qu’il fournit dans la dernière fosse coursière de la machine (7 p.)...
9 septembre-16 décembre : à luy, à compte du caillou qu’il livre dans les esperons de la rivière neuve et des moïlons qu’il fournit dans les charpentes de l’isle là Dope (OBS CR Re UN BDD ON
2 septembre : à luy, parfait payement de 14011, à quoy montent tant les moïlons qu'il a livrez dans la dernière fausse coursière que les terres enlevées à costé de
Jasmachines ss. sut El NS 2 de ie ao
23. septembre -16 décembre : à luy, à compte du cail- Jou qu'il livre dans les esperons de la rivière neuve et des moilons qu’il fournit. dans les: charpentes de l'isle la bened( ep) es us UN AN es 00"
21 janvier : à luy, pour les terres .qu'il a. enlevées à
LS
DT MA A 5 DT
onze rigolles qu’il a faites pour la décharge de la rivière neuve du costé de Groissy...............,... hoï
11 febvrier-2 septembre : à Gasparp Hémonr, parfait payement de 5400 1/2 de moïlon qu'il a fourny dans l'ile Gañber (6 p:). 44 RUB ire EST
20 may: à OLLIVIER Héuonr le jeune, pour 558 sommes de sable qu’il a fourny pour employer à la construclion des puits du réservoir à mi-coste. ...... 27 18°
15 juillet-11 novembre : à Orrivier Hémonr, parfait payement de 4292 voyes de sable qu'il a livrées pour les puits du réservoir à my-coste de la machine (4 p.)....
parfait payement des démolitions qu'il a fait du moulin A Dada ie he Ets patirlue : 1250 k novembre - 2 décembre : à luy, à compte des sçiages qu’il fait pour les embrasures et courbes des roues de la AO CAMES conne à de des RES E ADO 14 janvier-27 may : à Jean Frapss, parfait payement du moïlon qu’il fournit pour les isles de la machine et pour la construction du quay de l’isle Gauthier (6 p.).. A A Et CA tue ut SOS Ne UE UIO 12 aoust-21 octobre : à luy, parfait payement du moiïlon et caillou qu’il a livré dans les digues au-dessus de Chaton CR BE a eh pi 4 6H0MO:
23 avril : à luy et consors, à compte des moïlons liré 0 OT SET cn ar ie AE 1000 18 febvrier-9 décembre : à Jean Damevizse, carrier, parfait payement de 12201 1/4 de moïlon qu’il a fourny dans les charpentes des isles (g p.).......... 3399" 21 janvier : à François Le Rouce, carrier, pour le moïlon qu’il a employé au remplissage de la brèche de linande MA URRÉR. ne dt se den Us 1044 3° 4° 25 febvrier : à luy, 300 3/4 de moilon livré dans les charpentes de l'isle Gautier proche la machine, à raison de 301 le cent ........ M A ET RAR A SE 1011 5° 28 janvier : à Maurice Le Cerr, carrier, pour 300 1/8 de moïlon qu’il a employé à la construction du quay sur l'isle Gautier, à raison de 3off le cent....... 931 15° 8 avril : à luy, pour 700 3/4 de moïlon pour lad. isle et seize journées de voitures à quatre chevaux qui ont mené des bois à Maintenon........... Ho8# 10° 14 janvier : à luy et Jaques Lerssvre, carriers, parfait payement de 35914 15°, à quoy montent les pavez de libages et moïlons qu’ils ont fournis pour les digues sur les isles de la machine....:.......... h4GY 15° 21 janvier : à Esrienne Porier, pour moilon fourni pour lad. machine... ..... EP D 1374 10° 21 octobre : à René Porrier, carrier, pour 1700 3/4
de moïlon pris sur l’isle la Loge et mis en place dans les palées de pieux de lad. isle du costé de la machine. . LE ART ARTE, PNR Eee ur mio HA Q6S
28 janvier : à Pierre Buzzer, pour 388 pieds de pierre dure de Nanterre livrez pour employer sur la grande digue qui joint la machine, à 10° le pied. 194
11 febvrier : à Pierre Biner, pour 116 pieds cube de pierre dure de Nanterre, pouri.tden,. : 11... 58h
11 mars-A novembre : à Jean Roussezer ! et consors, pour 2200 1/2 de moïlon qu'ils ont porté dans le quay de l'isle la Loge à lad. machine, à 3H le cent (3 p.).... RS rs Re PR U RAUSS J'iudrasatt 0040
1° avril : à Nicoras Le Joncceur, parfait payement de 4745, à quoy montent les tuiaux de grais et ouvrages de maçonnerie par luy faits aux acqueducs de la conduite des eaux de Prunet proche la machine. 13454
29 juillet : à luy, parfait payement de 3315 pour les ouvrages de pavé de dalles par luy faits dans l’aqueduc, depuis le regard du chemin de Versailles où tombent les eaux de la machine jusqu’à l’estang des Graissets. 11151
23 avril : à Cuarzes Lau, terrassier, pour 36 thoises cube de terre pour aplanir et garnir à costé de Ja tour de pierre, 4... PU TE Re ME TE Tan 63
20 may-5 aoust : à luy, parfait payement des enlèvemens de Lerre qu’il a faits pour applanir le terrain entre les deux tours de la machine et autres ouvrages (6 p.). D PET PEAR ERA EE NT A PUS RE 5 HO 10 0°
26 aoust-11 novembre : à luy, parfait payement des terres qu’il a enlevées pour l'élargissement de la rivière neuve du costé de Groissy et de celles qu’il a enlevées pour aplanir le terrain au-dessous du réservoir à mi- COAST ed à ue voie da AUS 2: à IL A OPON
6 may : à luy, pour 49 thoises cube de terres enlevées pour aplanir à costé de la tour ........ 7h 10°
6 may-7 octobre : à BarraéLemy De LA Roue, chauffournier, pour 132 futailles de chaux qu’il a fourni pour les puits du réservoir à mi-cosle, à raison de 5# 10° la fatale: Dub à ARE YEN RARE Ggoît 5°
14 janvier : à luy, pour un cent et demi de moilon qu’il a livré dans les rigolles sous le réservoir à mi-coste. RS RS AN Cu en US ne MO Re
27 may : à Pierre Duvivier, parfait payement de 163364 10°, à quoy montent ses ouvrages de maçonnerie et terrasse à la machine ....... FÉRÉAGU 19861 10°
18 novembre : à Pierre LereBvre, carrier, pour 600 de moiïlon livré dans la digue basse qui ferme le bout du canal du costé de la machine. ........ 180tt
l Ou Roussez.
7-28 janvier : à Hucues Gaurier, terrassier, parfait payement de 852 9° 2°, à quoy montent les terres enlevées le long du réservoir à mi-coste de la machine de la rivière de Seyne (2 p.).............. hoat 9° 2°
29 juillet-25 novembre : à Nicocas Gaurer, parfait payement de 1100 de libage qu’il a fourni pour la digue de Croissy près la machine (2 p.)............ 9951
23 avril-3 juin : à Jaoues Lécer, terrassier, parfait payement de ses ouvrages de terrasse aux rigolles el parterre sur la terrasse du pavillon (3 p.)..... 7hgt 15°
7 janvier -/h febvrier : à Gasparn Aupicer et consors, sur les terres qu’ils enlèvent pour le remplissage du canal/pres la machine (4p:)..2.44 54004 UN M a ott
3 juin- 9 décembre : à Isaac Gosser, parfait payement des terres qu'il a enlevées pour garnir les forges et la fonderie proche le pavillon de la machine (19 p.).....
PNR PSE GRE A DRÉRRG LIRE UT MO ae
17 juin-21 octobre : à Pierre Horn, parfait payement des terres qu’il a enlevées pour l’eslargissement de la rivière de Seyne proche le moulin Allar, du costé de Nanterre CRD) en Re ARMES ESS SRE 4-0?
1% juillet-21 octobre : à Jean Morecce, Josse De Paurrs et autres terrassiers, parfait payement des transports de terres des isles au-dessus du moulin Allard (0 PI OM AR PCMSR RER Er RE OO IN 06"
h novembre-16 décembre : aud. Josse pe Paurrs et consors, parfait payement de leurs ouvrages pour l’aplanissement des terres le long des grands chevalets de la DAMES de Le NA UT UM: BEN De
19 juillet-10 novembre : à Puaixipres Sauvace ct Cuarces Le CLerc, parfait payement des coins, chevilles et coyaux! qu’ils ont fait pour les aubes et embrasures des roues de la machine (6 p.)........... 248 18°
19 Juillet-21 octobre : à Estienne Micuez, vuidangeur, parfait payement des terres qu'il drague et nettoyemens d’immondices pour l’escoulement de la rivière vis-à-vis le moulin d’Allard (7 p.)..... 12608 14° 2
23 septembre-21 octobre : à François PericorD, parfait payement de 1201 de moïlon par luy livrez pour les puits du réservoir à mi-coste (3p.)........ 120# 10°
29 juillet-7 octobre : à Guicraume JEAN, carrier, pour 800 1/4 de moïlon pour idem (2 p.).... 8oatt 10°
21 octobre : à Roca Juzztex, chaunffournier, pour cinquante-cinq futailles de chaux fournis pour idem... ....
RARE de ane duo De le nn cie LS 0e 40
Somme de ce chapitre... 285348 13° 9°
! Coyau, petite pièce de bois entaillée sur la roue d’un
moulin qui sert à soutenir les arbres. (Dictionn. de Trévoux.)
FOUILLES ET TRANSPORTS DE TERRES
31 décembre 1684 : à Nicoras Cuerris, terrassier, parfait payement de 1680 toises quarrées de terre qu'il a enlevées pour applanir dessous et à costé des grands chevalets de la machine, à raison de 5° la toise... Got
25 febvrier : à luy, pour 67 toises carrées de terre qu'il a enlevées, sur un pied de haut, pour faire le pavé le long des grands chevalets et avoir nettoyé le grand aqueduc au-dessous de la tour de bois... .... 764 16°
25 novembre : à luy, pour avoir transporté de l’ancien magasin au nouveau 80500 livres de fer vieux et neuf dis SORNRRSERE SRREUR LE PRO DR
14 janvier : à Axpré Augé et Léonnarn Beaumonr, terrassiers, pour les terres qu’ils ont enlevées pour garnir les murailles et autres endroits de la machine... ..... Men SR SRE LS AUTRE RS ER Set
831 décembre 1684 : à Laurenr Rareau, pour 120 thoises courantes de terres qu’il a enlevées pour élargir le chemin de Luciennes à la machine. ......... 3ot
h mars : à Louis Levasseur et consors, parfait payement de 20557h 19° 8°, à quoy montent le transport des terres par eux fait aux réservoirs et puisards de la machine: UE D MR OR S 6 SO 0"
23 septembre : à Jean pe Lame, pour les terres qu’il a enlevées pour faire la rigolle qui conduit les eaux de celle au-dessus de Marly pour se décharger du costé de Louveciennes 072000 à ER tesre nes Root
h novembre : à luy, pour les terres qu’il a enlevées à la croupe de la montagne pour la construction du mur qui soutient les terres à costé des grands chevalets de latmacmne. Ne DE AMEN ITR eee Neon
11 mars-1% avril : à Nicoras Cnerris, pour 3/4 thoises cubes de terre qu’il a enlevé dans la montagne et audessus des grands et petits chevalets (2 p.).... 76% 10°
8 avril-13 may : à luy, pour les terres qu’il enlève dans le coleau de la montagne de la machine (3 p.)... 1551 4°
20 may-29 juillet : à luy, pour les terres et moïlons
ee è de 5 joie ose ste eee reel sb see ere ........
qu'il a enlevés dans l’isle de la Loge et nettoyement des acqueducs de Prunay (6 p.) LC I B ter"
12 aoust-o décembre : à luy, pour les terres qu'il enlève au-dessus et au-dessous du réservoir à mi-coste (8 p. NET OUOR COLLE RON"
Somme de ce chapitre...... 253ott 8° 4°
CHARPENTERIE
31 décembre 1684-16 décembre 1685: à Raous De Pierre, dit Laporte, et Jgan-Jaoues Augerr, char-
pentiers, à compte des bois qu'ils ont employez en divers endroits de la machine de la rivière de Seyne (a pe}: Ve AA die Elle ee 645o0of 31 décembre 1684-16 décembre 1685 : à eux et Jran Sue, à compte des bois qu'ils ont employez dans les isles proche la machine (15 p.)......... 32100 13 may- 23 octobre : à Jean-Jaques Auserr, à comple des frais pour les bois abbatus dans la forest de Compiègne et voiturés à la machine (4 p.)....... 2000 31 décembre 1684-99 juillet 1685 : à Marzer, charpentier, à compte des bois qu'il employe pour la charpente de la tour de la machine (9 p.):..:.... 65ooû 9 septembre - novembre : à Nicozas Rousse, charpentier, à compte du relèvement et abbaissement des charpentes qu’il fait aux grands chevalets (3 p.).. 220 8 avril : à Jaques pe LA Rue, charpentier, pour quatre vis de vannes avec leurs escrous pour la machine, à raison de 18H la pièce....................... EL 29 juillet : à luy, pour trois vis de bandages et quatre paires de verin ! qu’il a fournis. ............. 126 3 avril-20 may : à Cnances Le Crerc, charpentier, pour 8200 chevilles livrées pour les roues de la machine,
à raison de 7f le mille (2 p.).............. 57t 8° 17 juin : à luy, pour 1625 chevilles et 3410 coins. SR de a de REC Os Ads 314 16° 8°
20 may-17 juin : à Pappes Sauvace, pour 875 chevilles et 9930 coins, à 6# le mille....... 65#t 14° 1° 2h janvier : à Jean Picon, marchand, pour les pieux, üiges et chevilles de radiers qu’il a livrez pour les charpentes des isles de la machine........... 3gob 1° 9°
29 juillet : à Cuarzes Fourner et ESTIENNE GRANION,
parfait payement de 961% 12° 6°, à quoy montent 274 so-
lives 3/4 de bois qu'ils ont employés à la forge à mycosie et au petit bastiment de la machine. . 1611 19° 6° a décembre : aud. Esrrenne GRANION, pour lo solives 3/4 de bois façonnez en coyaux et piquets qu'il a 0 ea URL AE PAPAS Se PA LUN do:
17 juin : à Maurice Le Cerr, pour 81 bottes d’achantelle.pour les'/rouéss: : 434448 her 86e GF 1° juillet : à Guicraume pu Hamez, pour 4go solives qu'il a voiturées de la machine de Palfour à celle de la Ghäüsbéel 79.21.41 ARS LENS AUUP QUE HS ANAL LEE à 2198 10° 20 juillet : à Meccaior Heserr et Jean Le Czerc, pour la façon de roues à chappelets ..,..., 108 10°
28 janvier-17 juin : à Jean Ducnemin, charon, à
Verin ou verrin, machine qui sert à élever de fort gros fardeaux. ( Dictionn. de Trévoux.)
compte des aubes de roue qu'il a de provision à la ma- Cho AN RRS AO M ERP, Fig ot
29 juillet-23 septembre : à François Menez, pour esbauchoirs, chevilles à radiers, lerrières, amorsoirs, qu'il a livrez (2 p.)................. se 208% 0°
23 septembre : à Jean Lonçar, pour douze eschelles qu’il a livrées pour les provisions du magasin.. 38 8°
a décembre : à Marçugrire Morow, pour un corps d'arbre d’aulne de quarante pieds de long qu’elle a li- VRéD ER A NAS à MUPUA ta A PARIS S AE RN EN ot
Somme de ce chapitre... 98069 16° 11°
COUVERTURE
14 janvier - 32 juillet : à la veuve Dimancue CHaRRueL, parfait payement de A1goft 7°, à quoy montent tous les ouvrages par elle faits en divers endroits (4 p.)...... RTS ENS et Ma etui ete. #090 7 12 aoust-2 décembre : à Esrienxe Yvon, couvreur,
à compte de ses ouvrages de couverture d’ardoise au HA RAMID (De) ein Hole ua ee due Ras de ad ny 1300 0it
Somme de ce chapitre........ 78gott 7°
MENUISERIE
1% juillet-16 décembre : à Mrcaez Dugors, menuisier, à compte des portes et fenestres qu’il a faits aux magasins et à la tour de la machine (11 p.)...... 2800
L novembre-16 décembre : à Gizzes Massa, sur ses ouvrages aux portes pour la closture de la machine (3 p.). PA is CE AA
12 aoust : à Esrrenxe Bourpow, charron, à compte des aubes qu'il a livrées pour les roues de la machine. .
SOA PR a SEE d da EU RQ GO 17 juin : à Jean TReNGHENT, menuisier, pour ouvrages aux pavillons de la machine....... Shots el 19m Somme de ce chapitre. ......... 3647 SERRURERIE.
31 décembre 1684-21 octobre 1685 : à Forprin et Bovurer, serruriers, à compte des fers qu’ils fournissent pour les puisards à my-coste de la machine (24 p.)... RS PR ES ne de as nee DU LOG
25 mars-92 décembre : à Josspn Rouizé, serrurier, à compte des ferrures des portes et fenestres qu’il fait et des fers qu’il fournit au magasin (9 p.)....... 270
25 mars-12 aoust : à la veuve Pigrre Lanpry, serrurier, parfait payement des fers qu’elle a livrez pour les tretteaux sous la voûte proche la tour de bois de la maehine ; AH FAURE MI Soit 7
14 janvier-22 juillet : à Jean Convieux, dit Bour-
BONNOIS, Servrumier, parfait payement des fers qu’il fournit pour les charpentes de la tour de la machine, déduction faite de 1139 1° qui lwy sont déduits pour ferrailles qui luy ont esté données em magasin (6 p.).... RC Nes 12 aoust-18 novembre : à luy, sur les brides et autres
fers:qu'il fournit. . .. ...{. TT A NT A 3904
25 febvrier -16 décembre : à François Nogz, à compte des fers d’équipages qu’il a livrez pour les puisards de la machine (11 p.)....... k2oof
à Vivcexr Morez, sur les
14 janvier-12 aoust : à Taomas Masun et Gurcraume
7 janvier-16 décembre :
fers d’équipages du grand puisard (18 p.).....
Varcxawr, à compte des chevrons qu'ils ont fournis pour
jamachine. (is4p.):5 ii: bus cu
31 décembre 1684-14 janvier 1685 : à Pnirippes Revauzr, serrurier, parfait payement de 5448# 11° 9°, à quoy montent les fers faconnez qu'il a fourni pour la machine, déduction faite de 2510f 2° 9° pour ferraïlles +... 12888 9°
21 janvier-11 febvrier : à luy, parfait payement des
qui luy ont esté livrées (2 p.).......
fers corroyez par luy livrez, déduction faite de la somme de 2108 6° pour les ferrailles qu'il a eus du magasin FENTE RIRE REA ETAT . 178at 9° 5°
18 febvrier-15 avril : à luy, parfait payement des fers façconnés qu'il a fournis, déduction faite de 35o4t h° 0° pour ferrailles qu’il a eues du magasin (5 p.).... 32174 8° 9°
23 avril-23 décembre : à luy, pour son parfait paye-
pole te dodo le ee à le tale le css
ment des fers qu’il a livrez en frettes et boulons, déduction faite de 13483 4°6% pour des ferrailles qu'il a US di HER (LB D) LL 11369 9° 6° 7 janvier-11 febvrier : à Caunes Mowraexe, parfait payement des chevilles, boulons et barbues ! qu'il a fourmis pour la charpente de la machine, déduction faite de 387" pour ferrailles qui luy ont été livrées du mapaa78h 6° : à luy, pour les boulons, chevilles et barbues qu’il fournit (3 p.)
ss...
ne A NP
29 mars-17 juin ob TN
1h janvier : à Gizces Monraëne, serrurier, pour, avec 88% 15° déduits pour ferrailles qui luy ont été délivrées au magasin, faire le parfait payement des fers façonnez 56H 17°
à Nicozas Cucu, serrurier,
en chevilles et des radiers qu’il a fournis... .. 7 janvier -18 febvrier :
parfait payement des boulons, chevilles barbues et autres
* I faut probablement lire : boulons et chevilles barbues.
comme plus lloin.
qu’il a livrez, déduction faite de 3864 4° pour les ferrailles qu'il a eues du magasin (3 p.)..... Ag4h 4° 7°
25 mars-27 may : à luy, parfait payement des treteaux de fer et autres ouvrages de serrurerie (5 p.).... RAR ARS LORRAINE LE TORGEES 17954 47° 7°
3 juin-91 octobre : à luy, à compte des échantignolles?, chevilles d’assembliages et équipages de soupapes qu'il a hivrez (8 p.)..4,.,2,....,..:. 1400 7 janvier-18 mars : à Pugrre Menour, parfait payement de 14752 10°, à quoy montent les fers qu’il a livrés depuis le 11 juin 1683 jusqu’au 1 2 febvrier 1685
25 mars-16 décembre : à luy, à compte des fers de
ANA ARR" ei Le ARR GEO ot
provision qu'il a livrez (11 p.)............ 10000 4 febvrier-18 novembre : à luy et Denis Norrer, sur les fers qu’ils ont de provision pour les chaisnes des grands balanciers de la machine et pour les petits cheages (SpA Res de, da re 28 janvier- 4 mars : aud: Deus Norrer, parfait paye-
ment de 264674 8° 5°, à quoy montent les tourillons, boulons et chevilles de fer, robinets, soupapes, clouds de vannes et autres ouvrages de cuivre par luy fournis à la machine de la rivière depuis le 9 mars 1684 jusqu’au dernier janvier 1685, déduction faite de 499 4° 8° pour du potin qui luy a esté livré au magasin (2 p.)....... MÉMIG RL. DO T 0" 5 25 mars-921 octobre :
à luy, à compte des cuivres qu'il a livrez pour les soupapes et pieux (5 p.).. 3500
12-96 aoust : à luy, sur les clouds de vannes qu'il ÉOG PRIE D NE ST RAS PRAUN RAR ENS SSD
2 décembre : à luy, sur les robinets, soupapes et fer-
RE AR NES NN RE LE. 0 ot
rures . ..
8 avril-18 novembre : à Gerarp Lonceuer, parfait payement des manivelles qu’il a livrées pour la ma- 11344 6° 8 avril-18 novembre : à Jaques Loxcuer, de Chimay,
chinié (D AINSI de LE SES TERRE EUX
parfait payement de trois manivelles livrées pour la maotre (DEN En il er ASS Le
1% juillet-18 novembre : à Amproise Dance, à compte des fers de provision pour la machine (6 p.)... h500
& febvrier : à Anpré Pere, serrurier, parfait payement de 11129 6°, à quoy montent les équipages de
CCC CC
soupapes par luy faits pour les puisards de la machine... 2868 16° 8 avril : à la veuve Anpré Pernezce, pour vis qu’elle
anses
* Echantignolles, morceaux de bois emmortaisés pour rece-
voir l’essieu au-dessous. (Dictionn. de Trevoux.)
a fourni pour les équipages des soupapes, à 8# pièce. AMAR RME Lt : (PRIDAEES do tus oh ue OR
11 febvrier : à François Namurois, parfait payement de 4630#, à quoy montent les clouds par luy fournis pour attacher les bandes de plomb qui couvrent les joints des madriers et autres endroils de la machine... 63of
3 juin : à M. le marquis pu Crasrezer, pour 2600 livres, de fer pour épreuve qu’il a livré, à of le cent... AR UT ue ee CR INR
1} janvier-25 febvrier : au s° Borrau et consors,
maistres de forges, pour parfait payement de 18981 4°, à
quoy montent 48282 livres de fer rond et plat qu'ils ont fourni pour les provisions du magasin: de la machine, depuis le mois d'avril dernier, à raison de 100f lbimilier (9 pneu. En, LT 28281 4°
k febvrier- 26 aoust : à luy, à compte des fers qu'il a employez à la quatriesme chaïsne des grands balanciers (BB pire 8.2 a un Ve à st ONE 60 oh à 115o00f
21 janvier : à Nicoras Dezeusrres , serrurier,, à compte des fers du magasin qu'il a façonnez en chevrons pour la huitième chaïsne. de: la machine............ boot
26 aoust- 7 octobre : à luy, à compte des chevilles: et boutons qu'il fonpmits 1. :....4.404,% “. goof
1* juillet : à François Pasquer!, pour 1329: vis qu’il a
- Hivrez pour les luiaux et raccordemens dans les puisards.
LA EN JE PSN VEREON RS CHtee RTE 0) Li 2 septembre : à luy, piour un millier de vis, idem. . ARS CA NEE UM its sos Di RU Pire 270
29 juillet : à Miouez me La Nour, pour 71 palettes qu'il a livré pour les moullins à chappelets.... 35 10* h febvrier-13 may : à Groncss pe Sra, forgeron liégeois, parfait payement des œillets, fers façonnez et autres ferraillles de Liège qu'il a livrez à la machine de
la rivière de Seyne jusqu’au 5 may dernier (7 p.)..... f
Lo à EAU A ea BEBE cer SOI ON re tu SNS ON (QE 3 juin-292 juillet : à luy, parfait payement. des manivelles, œillets et autres ferrailles de Liège par luy li-
vrées.(3/pe). Re ee 46954 15° 3°
7 janvier :. à luy, parfait. payement de 6186 17° 6° pour fers façonnez qu’il a fournis... ... 11864 17° 6% 1% juillet : à Françorss Micuec, serrurier,, pour cinq douzaines de terrières qu'il a livrées . .…. ........ 57 2 septembre: à luy, pour 1033 livres de. fer en.chevilles qu’il a livrées pour Îles radières des coursières.. 45e SR ne mate Lie nie td Us af l novembre : à luy, pour trois cuillers d’acier ou ter-
1 Ou:Pasquier.
rières Servant, à percer des tuiaux de bois pour la ma- RL DD UT re hoc 11615 NME 254
Somme de ce chapitre... . 144859h 9° 34
VITRERIE
20 may-16 décembre : à Craure Cosserre, vitrier, sur ses ouvrages de vitrerie dans les puisards et aux magasins dela:machine (3 p.}: .:.:......... ‘+. 300
PEINTURE
21 octobre-18 novembre : à Jean-Baprisre Faucon- NIER, peintre, à compte de ses ouvrages de grosse peinture aux portes et croisées des magasins et puisards de le ane nn A SN A ent 160!
OUVRAGES DE CUIVRE
19 janvier -9: décembre : à Niconas pe Navires, parfait payement des racordemens de cuivre qu'il fait pour la machine de la rivière de Seyne, y compris 3734 6° 8° qui luy sont déduits pour 700 livres de polin qu’il a eus du magasin, à 10° 8% Ja livre (4 p.).... RE ee ee di sacs 40e
7 janvier-23 décembre : au s° Jzan Le Ron, bourguemestre de Liège, parfait payement de 25771 10° 6°, à quoy montent 264 corps de pompes par luy livrez CAP Re ee ER SE 16771 10° 6°
3 juin-92 juillet : à François Namurois, parfait payement des clouds à calfeutrer, du cuivre et potin par USA 45 A CT NRA AERERRSN RPA UE EURE 37ohtt 5°
2 décembre : à luy, pour une vanne de cuivre rouge qu'il a livré pour le regard du chemin de Versailles prez Age: nf 0 NPA EDEN QE RENAN RER 354 11°
14 janvier-1*® avril : à Marureu Decserr et Josepn Rocer, fondeurs, parfait payement de 269174 3°, à quoy montent les cuivres, métaux et plombs moulez
qu'ils ont fourni pour les racordemens des corps de
” pompes des puisards de la machine, déduction faite de
5919#8* pour potin et fer qui leur ont esté livrez du magasin (fr pr)liue sims, Jun 117924 4° 11°
8 avril-4 novembre : à eux, à compte des racordemens de. cuivre qu’ils fournissent pour les puisards de la machine (46 pi) dun ten nt L2800f
2-16 décembre : à eux, à compte des coudes et palliers de cuivre pour les équipages (2 p.)...... 5ooot
Somme de ce chapitre.. ... 813354 o° 9°
PLOMBERIE
14 janvier-1 8-febvrier : à Jaques Lucas, parfait payement de 13599 16° 7°, à quoy montent les plombs et
soudures qu’il a employez en divers endroits de la mains bip ei Le TES 6299 16° 7"
25 febvrier-2 décembre : à luy, sur les plombs qu’il a employez aux baches sur la rivière et à la tour de la 18500
18 novembre : à luy, pour son payement des journées
MÉCHIB TD) ui. rein PE A AE
de compagnons et manœuvres qu’il a employez à couvrir et calfeutrer de plomb la bache du regard de la ma- 91% 15° 248914 11° 7°
CRT ANSE EURE PA RER Er ren Fan
Somme de ce chapitre. ..
OUVRAGES DE GODRON
31 décembre 1684-16 décembre 1685 : à Mrcuez Descuawrs, calfateur, à compte des godronages qu'il fait
à luy, pour les ouvriers godronneurs
aux grands chevalets de la machine (24 p.).... 18 novembre :
qui ont calfeutré dans les coursières de la machine... RER A LA RE EU AR rt 1. DAON 1700 25 febvrier : à Vincent Azcen le jeune, parfait payement de 108434 12° 9°, à quoy montent ses fournitures de goudron, bray, huile et autres marchandises pour la 5643 19° 9°
à Nicozas pe Romas, calfateur,
machine 1.6 ue NU RER Us MES
7 janvier-18 mars :
parfait payement de 15496, à quoy montent ses godronages et calfeutrages aux charpentes de la machine De rse
21 janvier-91 octobre :
2796 10° à Parrppes Horuoire, chandelier, parfaï payement des huïles, Lerrines, chandelles, flambeaux et autres marchandises fournies pour la ma- Chihe (0 D.) NE br ec 209 00
14 janvier-21 octobre : à Juzren Pays et à sa veuve, depuis le 15 juillet, parfait payement des cuirs de vache pour calfeutrer les baches des puisards de la machine RON IR AE EEE A A Re A AE 144ot
7 janvier-2 décembre : à Jean Prousr, pour vingtsept cuirs forts qu’il a fait venir de Liège et autres four- 8584 16°
à Mamie Fosser, pour la voiture de quinze
nitures pour la machine (3 p.)...........
3 juin :
cuirs venus de Liège. ......... MR ÉNRS EAU AU | 48 2° 1° juillet : à Marin Barré, de Namur, pour rem-
boyrsement de douze cuirs forts qu'il a livrez.. ...... .. 3284 9° 6°
Somme de ce chapitre... .. 20839tt 5° 94
PAVÉS. | 29 mars-97 may : à Srzvan Mercier, parfait payement de ses transports de terres et des pavés fournis aux
isles la Loge et Gautier (3 p.).........,. 196#410°
29 mars-27 may : à Léonarn Lamoureux, parfait
ayement de ses ouvrages de pavé et moiïlon (4 p.).... 6 P
CCC CRC RC nn
1® Juillet-g décembre : à luy et Mercier, parfait payement du rétablissement de pavé à la digue de Croissy (HA prune Fo ER BE CE ASSURE Re
295 mars-18 novembre : à Anroue Garcor, à compte
du pavé de moïlon qu'il fait dans les isles proche la ma- DA Re eee DR AM 18 D D
23 septembre-18 novembre : à François LecranD, à
Chine (in Dhs
compte du pavé de moilon qu'il fait dans les isles (5 p.). PRG. ER NO GR RUE rue sa ele croit
11 febvrier-16 décembre : à Geonces Marcuaxn, paveur, à compte du pavé qu’il fait à la machine (15 p.). RSR As vite A OS etiote Marais SE Ce 8100 21 janvier : à Sizvas Mercier et Léonarp LAMOUREUx, pour le pavé de libage qu'ils ont rétabli au bout de la 33h 9° 6°
21 janvier : à François Vargz, paveur, parfait paye-
grande digue de la machine .............
ment de 8434 11° 8°, à quoy montent les ouvrages de pavé qu'il a fait dans la cuisine du pavillon et dans les puisards de la machine en 1683........ 443K 41° 8°
18 novembre : à Marc FRenon, paveur, à compte du pavé de moiïlon qu'il fait le long des isles de la ma- CHINA Sir bnE Wibub de dub Je Le LE aus he Left eo sis et OO
18 novembre : à Taouas Le Baze, pour le pavé qu'il a fait tirer dans les rigolles du costé des Graissels et voiturer au regard du chemin de Versailles. ... 25
Somme de ce chapitre... ... 10710 4° 9°
LOYERS DE MAISONS
7 janvier -18 novembre : à Tomas Cuevazter, s° Dar- NAULT, pour le loyer de sa maison occupée par l’ancien logement du s° Devise, une forge, une escurie, le modèle et le logement de Renvequix pendant une année L'EITA AUP RS RSS es Se NE Re ME de. 0007
7 janvier-15 juillet : à Gizzes Rarrron, pour une année du loyer de sa maison occupée par le magasin et deux forges de lad. machine (3 p.)........... 300
7 janvier-15 juillet : à Nicoras Marmerse, pour le loyer de sa maison occupée par Jean Bezzier, piqueur de la machine (2 p.)...... Dr Pres na L5h
8 avril : à la dame Ducnaunoy, pour le loyer de son pressoir occupé par les chevaux du s° Device à la ma- CAO PLANS AOL AR AR ALES LES OO
Somme de ce chapitre... ........ 881
OUVRIERS À JOURNÉES
31 décembre 1684-16 décembre 1685 : aux ouvriers
qui ont travaillé à la construction et entretien de la machine de la rivière de Seyne depuis le 23 décembre 1684 jusqu’au 13 décembre 1685 (3op.) 286264 10° 8°
7-14 janvier : aux charpentiers et autres gens de journées qui ont travaillé à la réparation de la charpente de la grande digue et à porter du moïlon dans la brèche de l’isle Gauthier (3 p.)......:.... 626 18°
Somme de ce chapitre... .. 29253 8° 8°
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES DE LA MACHINE
31 décembre 1684 : à Pierre Bapy, remboursement de la voiture d’un modèle de manivelle de Paris à Maubeuge et de Maubeuge à Chimay........... 31H 15°
11 mars 1685 : à luy, remboursement de six cuirs 29H 31 décembre 1684 : à Jean Le CLerc, pour 152 mil-
qu’il a acheptez à Namur pour lad. machine . ..….
liers 1/2 de cloud de 3 qu’il a fourni pour calfeutrer les baches et grands chevalets de la machine... 1991 0° 8 23 avril 1685 : à luy, pour trois milliers de chevilles de boïs pour les roues. ............ Haies 21 31 décembre 1684-17 octobre 1685 : à Noëz Muir- Lor, pour les paniers, corbeïlles, seaux et mannes qu’il
7 janvier : à Pierre Porier, marchand de bois, pour
a fourni pour lad. machine (3 p.)..........
696 fagots de saulx qu’il a livrez pour le bouchement Got 12°
4 febvrier : à Esrrenne Lançzois, cordier, parfait paye-
de la brèche de l’isle dé la machine. .......
ment de 7634 9° pour les cordages, seaux et clouds de 463 9°
3 juin : à luy, pour A4o livres de cordages pour les
Vännes qu'il a Hvren sin EU E Es, a
équipages des puisards, à 6° la livre, et six seaux à
h febvrier : à Azexis Mercier, pour 3700 coings li-
Lo" hR plôce. 4 nina es HADCHE aa td onare
vrez pour les chevrons de bois des grands et petits che-
valefs dela;machine.. dd Ai aa l À Maurice Le Cerr, pour la paille, cerceaux et eschalats qu'il a fourni à la machine .......,.. 31 13° 6°
À Hexry Le Norwan, battelier, pour avoir pesché 30 pièces de bois, tant madriers que chapeaux et entretoises, et les avoir voiturez jusqu’au port de Marly. 18h
18 febvrier : à Vauenrin Frape et consors, pour neuf corps de noyers pour faire des vis pour lever les vannes deilaimachinert.: jé: to et Does PAS at 64
8 avril : à CarmerINE LEreBvRE, pour six septiers de graine de foin qu’elle a livrez pour semer autour des réservoirs de la machine, à raison de 6f le septier.. 36
3 juin : à elle, pour trois septiers de graine de foin
pour la terrasse du pavillon.................. 1 81
COMPTES DES BÂTIMENTS. — Il,
23 avril : à Jean Crosniër, pour trente-quatre jours qu’il a vaqué à l'estimation et enseignement des hérilages enclavez dans la closture de la machine, à 30° par jour. SES PES LRQ US Dit AR PEER DE PUS Ci PRG EU À Picrppes SauvaGe, pour coings et chevilles. . 29 6 may : à François Boucaurr, pour la voiture de trois 334 15° À Grcces Massa, menuisier, pour trois grands chassis
maniveéllés ot 70 AAA REED EC PS AA Le
de croisées, quatre chassis de portes et deux croisées pour les chambres du pavillon et le grand puisard. 114
6 may-/A novembre : à Tasvener, chirurgien, pour avoir pensé et médicamenté les ouvriers blessez aux tra- 1884 5°
20 may: à Comzcon, dit Desserpons, pour les équi-
vaux de la machine (2 p.):..............
pages et racordemens des corps de pompes et tuiaux des 1414 1° 6 3 juin : à Simon SarnrarD, pour avoir démonté et re- À François MarcHanD, pour trois auines qu’il a livrez 26 15°
3 juin-26 aoust : à CLaure Caron, arpenteur, pour
puisards/de: la :machineï.i. .. 3.4.4 3.00:
pour faire des corps de pompes............
avoir esté avec son fils et ses deux aydes travailler à larpentage et estimation des héritages enclavez dans la closture de la machine, occupez par les rigolles de Prunay
et de Bougival (a p.)......:...44.. Va INTS 781t 17 juin : à François CHamon, pour avoir démoli deux digues du moulin Allard....... ME LI 1794
À Banraécemy La Roue, pour quinze futailles et demie de chaux pour construire des puits derrière les murs du 858 5° 17 juin-15 juillet : à Simon Gaumowr et consors, pour
réservoir à my-coste...........,.,... he
avoir déchargé deux batteaux de charbon pour les pro- 1464 {4° 1° juillet : à Ecoy Rico, marchand, pour deux grandes 15 juillet : aux héritiers Pauz Suazem, pour ses ap- À Prenre Boursiv, pour 258 toises de sapin qu'il a
visions de la machine (2 p.)..............
meules. ...
des 0 ......
pointemens de janvier dernier. ..............
livrez pour faire des portes et fenestres dans les appartemens des puisards à my-coste. ........ #, 53141682 à luy, pour 54 thoises de planches de sapin fourni pour les modèles d’équipages de la 14° roue. 24 6° 12 aoust : à Jeax Prousr, pour trente-trois cuirs qu'il
& novembre :
a acheptez à Liège et fait voiturer à la machine. 5974 3°
9 septembre : à luy, pour vingt-trois cuirs forts et un tonneau de clouds à pistons qu'il a acheptez à Liège, 8444 10°
19 aoust : à Marie Fosser, pour avoir fait voiturer,
y compris les frais et emballages. . ........
IMPRIMERIE NATIONALE
de Liège à Paris, jplusieurs chaisnes à faire des chappelets et autres marchandises pour l'utilité de la machine..... D MAN en at Gas. dia 100
19 aoust : à GRANDHOMME, chirurgien, pour avoir pensé et médicamenté le nommé PLonçeron, menuisier, qui a esté blessé en travaillant à lad. machine... 5ot
9 septembre : à Guicraume Tournay, pour la voiture de trente-deux cuirs forts, et d’un tonneau de clouds à pistons, de Sedan et Charleville à Paris... 1544 1° 6°
9 décembre : à luy, pour la voiture de douze cuirs indiens et autres ustancils, de Liège à Sedan et de Sedan à Pas... 00. ASS T A PAT EIRE Gaït 1°
7 octobre : à Gronces, de Spa, forgeron liégeois, sçavoir : 41 10° pour six douzaines d’escoupes pesant 299 livres, à 2° 9° la livre, qu'il a fourny pour la machine, et 47 obmis pour le change de Azoott des dernières voitures de manivelles et d’œillets qu’il a livrez. . nl DU 24 Sté HR A 1 Ta As + 2 OBTTAON
21 octobre : à la veuve Laurens D6 Lasrre, pour soixante bottes de chantelles qu’elle a livrées pour ceintrer les roües de la machine, à 16° la hotte... ... A8t
h novembre : à Jean Paizzarn, pour avoir arraché ha pieux qui soutenoient la tour de bois de la machine
et autres bois qui y tenoient............. HU DER 21 octobre-9 décembre : à Jaoues p8 za Rue, parfait payement de vis et verrains qu’il a livrez. .. 216K
k novembre : à François Pasquier, pour 1250 vis d'assemblage pour les racordemens des tuiaux et tambours dans les puisards de la machine. ..... 343h 15°
18 novembre : à Pixauzr, garde-de la Prevosté, pour remboursement des frais qu’il a payez pour la machine. ss st 48m"
À Ricmer, voiturier par eau, pour la voiture de 164 solives et 11 pièces de bois, depuis le port de Chen-
ro... ones 0
vière jusqu’à la machine. ....... ANA pa 53h 4° 2 décembre : à Gauper, pour quatre morceaux de bois qu’il a péchez au-dessous du Pecq...... STE RM À René Porier, pour avoir porté et arrangé soixante corps de pompe et autres ouvrages . . ... Re ant 16 décembre : à François Bara, pour avoir transporté des cuirs et autres ustancils du vieil magasin dans le nouveau: NP A ORRE PRRERS RS DA ET Be 16% 15° 4 novembre : à Esrienne Lançeois, cordier, à compte de ses fournitures de cordages pour les équipages des puisards de la machine. ....... ART USE Lao 18 novembre : à Racazus, à compte des bois qu'il a livrez pour les magasins de la machine........ 300 11 mars-15 avril : à Jean Crosnier, parfait payement de l'ozier qu’il fournit et qu’il plante dans l’isle Ganlier (afp. ) ere a se 268413 /°
Somme de ce chapitre... .. 6961 17° 6°
RECEPTE
3 janvier : de M° Esrienne Jenannor, s' pe BarriLLar, garde du trésor royal, pour délivrer à M° Cnarzes Le Beseus, trésorier général des Bastimens du Roy, pour employer à compte des dépenses que S. M. a ordonné estre faites pour ses bastimens pendant la présente année, compris 22349 15° 2° pour les taxations dud. trésorier, à raison de 2° pour livre. 2704320% 15°
(Comptant au trésor royal, sçavoir : 2015000 pendant les 26 premières semaines de l’année 1686, et 689320 15° 2% pendant les 20 semaines suivantes.
De luy, pour la continuation des dépenses que S. M. a ordonné estre faites pendant la présente année pour
conduire la rivière d’Eure à Versailles, et 116464 13° 4% pour les taxations. ............ .. 1411666# 13° 4%
(Comptant au trésor royal, sçavoir : 1053000 pendant 26 semaines, et 3586664 13° 4° pendant les 20 suivantes.)
9 janvier : de luy, pour délivrer au Prieur de Choisyaux-Bœufs, pour son indemnité des dixmes qu’il a droit de prendre sur les terres et prez dépendans de son prieuré: enfermez dans les anciens et nouveaux murs du pare de Versailles, pour l’année 1685, et 16% 18° 6° pour les taxations. ............. .... 21698 18° 6°
Du s° Masre Cramoisy, imprimeur, 89934 10° faisant le quart de 35974 qu'il doit payer à S. M. en
quatre payemens égaux, dont le premier est escheu le premier du présent mois, aux clauses portées par le contract passé devant Gazzoys et son collègue, notaires au Chastelet de Paris, le 23 décembre 1684, enregistré plus au long sur le registre 1685........ 89931 10°
29 janvier : de Maurice Gasriez, et des nommez Mazière et Bencenon, BerGeron le jeune, Forçeau et Pourzzer, entrepreneurs, pour la démolition des murs de closture du petit parc de Versailles et du parc aux Cerfehi ss nt ne Malta à a Ot 10"
9 janvier : dud. s° ne Barrizzar, pour délivrer aux administrateurs de l'Hospital général de Paris pour leur donner moyen de faire apprendre aux femmes et filles dud. hospital à faire des dentelles de fil, et 5oft pour tés taxa PTE Le NME Ut 605oft
15 janvier : de luy, pour délivrer au s° Ven per Met- LAx, peintre flamand, pour ses appointemens de lannée 1685, et boït pour les taxations, ........ 605ott
De luy, pour délivrer au s° Miexarn, peintre, par gratiffication, en considération du soin qu’il a pris de conduire les sculpteurs qui ont travaillé pour S. M. en 1685, et 254 pour les taxalions. ........... 30925
De luy, pour délivrer au s° Le Boureux, pour sa pension de l’année dernière, en considération du soin qu’il prend des orangers du jardin de Fontainebleau, et 25# pour les taxalions ......,. RE taie 4 A0 OR
De luy, pour délivrer au s° Le Nosrre, par gratiffication, à cause du service qu’il a rendu dans les Bastimens de S. M. pendant l’année dernière, et 25 pour LAXA ONE D en RE ANR ER Are TO OMR
De luy, pour délivrer aux trois anciens gondoliers vénitiens, par gratiflication en considération du service qu’ils ont rendu sur le canal du chasteau de Versailles pendant l’année dernière, et 10tt pour taxalions. 12104
17 janvier : de luy, pour délivrer aus” ne Vizze, gentihomme liégeois, par gratiffication en considération de ses soins pour la construction dela machine de la rivière de Seyne pendant l’année dernière 1685, et 5o pour les taxations . .... RS UE ER ETES) #23 C0DOR
De luy, pour délivrer au s° Hauniquer pe BLancourr et sa Compagnie, pour, avec 111200", qu'ils ont cy-devant reçeus, faire la somme de 151200 à compte des marbres d'Italie qu’ils fournissent pour le service de S. M., et 3334 6° 8° pour les taxations.. 403338 6° 8°
27 janvier : des nommez Jamsau et Rocxer, peintres, pour reliquat de compte des ouvrages par eux faits au chasteau de Marly en 1685.............. agal 16°
Du s° Le Bas, pour les ouvriers qui ont deserté des atteliers de Maintenon en l’année dernière... 2011 19°
28 janvier : dud. s° pe Barmicar, pour employer au remboursement du prix principal et mn-jouissances des terres, prez, bois et serizaye, appartenant à divers particuliers, lesquels sont occupez par les 30 toises en dedans du pourtour du grand parc de Versailles et 10 thoises en dehors, à l'exception de la partie qui traverse les bois et de ce qui est le long des murs en dehors entre la porte Saint-Antoine et Requancourt, lequel a esté compris dans l’estat qui a esté fait du territoire du Chesnay et de Roquancourt; par les deux grandes remises à gibier scituées dans le grand parc, l’une entre Saint-Non et Villepreux, et l’autre entre Puisalou et Trappes; par les terres qui sont occupées dans la trenchée qui a eslé faite pour conduire les eaux de l’acqueduc de la Boissière dans l’estang d’Arcy sans entrer dans l'estang de Trappes; et par les terres qui sont entre la bordure de l’estang de Trappes et lad. trenchée, et encore 18 pieds au delà d'icelle trenchée du costé des terres des particuliers, ce qui est occupé par l’acqueduc nouvellement fait entre l’estang de Trappes et celuy d’Arcy; par les terres qui sont occupées par le nouvel estang d’Arcy scituées entre l’ancien estang d’Arcy et le village du Bois d’Arcy, les bois appelez la Garenne de Trappes, et quasi enclavez dans l’estang de Trappes, dix arpens de l’ancien estang d’Arcy, qui n’avoient pas esté remboursés aux proprietlaires; par dix remises à gibier, tant à grain qu'à bois, nouvellement faites et plantées, scituées dans les territoires du Bois d’Arcy, de Montigny, de Trou, de Guiancourt, de Buc et du Pré-Clos, et 2114H 0° 8° pour les taxations... ..... 2557981 o° 8°
10 febvrier : du s° Vazcée, en l’acquit des nommez Beczer, Yvon et Houez, cy-devant entrepreneurs des briques du grand acqueduc de Maintenon. .. 769 10°
3 febvrier : dud. 5° ne Barrizzar, pour délivrer à Louis Picusrgau, receveur du marquisat de Maintenon, pour son remboursement des non-jouissances deues aux sous-fermiers dud. marquisat à cause des travaux que S. M. a ordonné estre faits à la rivière d’'Eure en l’année dernière, et 374 8° 2° pour les taxations.. . ...... RLEE M MR Ba) M bite AhaOn due GEAR DD AA 4 07
11 febvrier : de luy, pour employer au remboursement des maisons démolies qui se sont trouvées dans les travaux que S. M. a ordonné estre faits pour la construetion du grand acqueduc qui doit conduire à Versailles les eaux de la rivière d'Eure, et dont les matéreaux doivent rester aux propriéttaires desd. maisons, et 8 8° 4° pour lo donations ii an na ee 1018 8° 4°
6 febvrier : de luy, pour employer au remboursement des vignes, terres et autres héritages appartenans à di-
vers particuliers occupez par l’acquedue çquii conduit les eaux des sources de la Selle et Bougival au premier puisard de la machine de la rivière de Seynte cn la largeur d’une perche sur toute la longueur pour le fond, ct 64# 6° 8% pour les taxations .. ........ m787ti4
8 febvrier : de luy, pour employer au remmboursement du prix principal et non-jouissances des; tierres, prer, bois et vignes appartenans à divers particæuliters , lesquels sont occupez par la grande pièce d’eau que S. M. a ordonné estre faite l’année dernière dans lies hauteurs de Luciennes; par les deux rigolles faites danss liesd. hautieurs qui conduisoient les eaux dans les estangss dles Graisisets ; par les quatre estangs des Graissels; par Îles; bois plantez dans les plaines du Trou-d’Enfer et dans Îles hauteurs de Roquancourt; par l'avenue qui conduit «de Versailles à Saint-Germain depuis Roquancourt jusqu’à l’eslang de Bechevet et par l’espace qui est entre ladl. avenue et les murs du grand parc; par les terres occupées par la grande pépinière qui est au-dessus de Rorquancourt; par les rigolles qui conduisoient les eaux des hauteurs de Roquancourt dans les estangs des Graissetts; par l'acqueduc qui conduit les eaux de la machine æau réservoir du Chesnay et par une partie de l’acqueduc mouvellement fait pour conduire les eaux de lad. machiine dans le réservoir de la butte de Montboron jusqu'à l’endroit du puis de l’angle qui est au-dessus du Chessnay; et encore pour l'indemnité du droit de dixme et: les non-jouissances qui estoient deues aux s° de Lucciennes comme gros décimateurs dans la paroisse, sur {5oo arpens de terres labourables et vignes qui sont occuypez par les travaux que S. M. a fait faire dans les hautteurs de Marly, de Luciennes et dans l’enceinte de ladl. machine, et 2. 1910897844" hf 9 febvrier : de luy, pour délivrer au s° Venus, jé-
1004# 8° A° pour les taxations.. . .
suite, pour la pension que S. M. a accorrdée aux six jésuites mathématiciens qui sont allez à lai Chine par son ordre, et ce pour la présente année 16816, et 20ott pour 1és'faxahonsn 25e CAR A AIRIS SLT N EE tadfio gt
18 febvrier : du nommé River, menuissier, 600! provenant d’une ordonnance de pareille sonmmme, du 4 febvrier 1685, à compte des caisses qu'il a faites pour la grande orangerie de Versailles, lesquelles ïl n’a pas livrées bien conditionnées.................... 6oot
36 febvrier : de Gérie La Love et Lx CLerc, entrepreneurs du réservoir de Louvecienne, paar les mains de Baizuy et Rocuer, provenant de leurs équuipages.. .... ds NÉ D elite ne sn it entre te 20IgT ONE"
D’eux, par les mains de Pirre, proveneant de leurs camions 1017 A ME CRE AE EE PR AE TES EN
11 febvrier : dud. s° pe Barrizcar, pour délivrer au s’ CuarLier, marchand, à compte des étoffes d’or, d’argent et de soye qu'il a entrepris de fournir pour le garde-meuble de $. M., et 250! pour les taxations. .. . 00e dort OR OS co bot
12 febvrier : de luy, pour délivrer au nommé pe Launay, orfèvre, pour, avec 72000f qu'il a cy-devant receues, faire 82000! à compte de trois bancelles d’argent qu'il a entrepris de faire pour le service de S. M., et 83H 6°8* pour les taxations ........ 100834 6° &°
De luy, pour délivrer au nommé Lanorreau, orfèvre, pour, avec 5ooooë qu'il a cy-devant receues, faire 55500 à compte d’une bancelle et de 4 tabourets d’argent qu'il a entrepris de faire pour S. M., et 45% 16° 8° pour les tatations.,, 1.222 NIL02L 2 OMEN 40" 8
De luy, pour délivrer au nommé Meruin, pour faire 29000! à compte de cinq tabourets d'argent qu'il a enrepris de faire pour S. M., et 41 13° 4% pour les taxa- ÜoN8. dela NU M DONC DAT AS Ut
14 febvrier : de luy, pour délivrer au nommé Jaques Le Loxe, pour son remboursement d’une maison sçize à Germonval et d’une foulerie à luy appartenantes qui ont eslé démolies et qui se sont trouvées dans les ouvrages du grand acqueduc de Maintenon, et 36° & pour les LAXAHONS. Ve Val PU iLe Mot 40 8°
De luy, pour délivrer aud. Launay, à compte des quatre chandeliers d’argent que S. M. a ordonné estre faits pour son service, et 5oft pour les laxations. 6o5ot
17 febvrier : de luy, pour délivrer au s° 5e za Morrs Coquarr, par gratiffication, en considération du service qu'il a rendu dans ses bastimens pendant l’année dernière, et 16 13° 4° pour les taxations.. 2016 13° 4°
3 mars : du nommé pe La Rocue, provenant de moi- Jon de la plaine de Satory............. 13434 2° 6°
3 mars : de la somme de 1000! receue par les soins du prevost des Invalides à la décharge des Marrezins, terrassiers de: Marly isa cnieuh 6 les 18000
28 febvrier : dud. s° pe Barrizzar, pour délivrer an nommé Daner, pour son payement des agates, onix, sardonix qu’il a livrez pour le Cabinet du Roy, sçavoir : 2200 pour une jeune Agripine d’onix sardonix avec ses bizeaux; 2200! pour un Taureau d’agate onix; 2000f pour un Antinous sardonix; 1800 pour une croix sur une sardonix avec les bizeaux; 7oot pour un Galba sardonix avec les bizeaux, et 80ott pour un jeune Baccus couronné de lierre, aussi d’onix sardonix avec les bizeaux, et 80tt 16° 8° pour les taxations.. 978ot 16° 8°
Deluy, pour délivrer au s° pe CHanTEmERLE et sa Gom-
+ RE ee PO
pagnie, à compte de la dépense des marbres des Pirennées et de Languedoc, et 25oft pour les laxations. : . . : LU Pa 3 SSSR I NN An LA 30250 17 mars : de Maurice Gasriz, entrepreneur, pour 213 muids de chaux qui luy a esté fournye, payée par S. M., y compris 3354 6° pour l'avoir fait esteindre. . :
D AR AS QE NS Eu NU ALES ES à NOR De luy, provenant des matéreaux appartenant à L’Es- PI dd RU nine 25998 9° 6°
De divers particuliers, par les soins du s° Cocau, provenant des bois et vieilles ferrailles de la machine vendus au proffit de S. M. ..... RE DEA PRE 3511
10 mars : dud. s° pe Barriscar, pour la continuation des dépenses que S. M. a ordonné estre faites en ses bastimens pendant la présente année, outre les fonds cydevant faits, et 696 6° 7° pour les taxations.. . ...... 842494 15° 7°
19 mars : de luy, pour employer au payement de la
ss sssss ss... sv...
dépense que S. M. à ordonné estre faite pour les ornemens de la Sainte-Chapelle de Vincennes, et Ag 3° 2% pour les taxations 44.1. .,.1,.: mue .:60151af 21 mars : de luy, pour employer au remboursement des maisons démolies qui se sont trouvées dans les travaux du grand acqueduc de Maintenon, et 8# 3° 4° pour lesitaxatongii 19270. AE CURE sf RICE 9884 3° 4% 2h mars : de luyÿ, pour employer au remboursement des terres occupées par le canal d'Épernon et par celuy que S. M. a ordonné estre fait depuis le pont de Maintenon jusqu'au port de Nogent, en ce non comprises les terres dépendantes de la seigneurie de Maintenon, et 1603 13° 3° pour les taxations:. .... 1940434 6° 11° De luy, pour délivrer au s° nE BEAUREPAIRE, par gratiffication, en considération des soins qu'il a pris des remboursemens des terres et héritages occupez par les travaux que $. M. a ordonné estre fait pour son service, et 274 15° 6° pour les taxations.. ...... 5027 15° 61 7 avril : de plusieurs particuliers en l’acquit de Jean- Baprisre et Craune Crosnier, terrassiers de Marly. H575À 4 12° 28 mars : dd, s° DE Barriczar, pour délivrer au
Te ss... nes de se
nommé Parruer, peintre, par gratifhication, en considération des soins qu’il a pris à racomoder divers tableaux pour le service de S. M., et 10f pour les taxations. . ..
sp rant te Had avai ul s PA 1210
3 avril : de luy, pour employer à compte de la dépense que S. M. a ordonné estre faite pour la démolition de la ferme appartenante à l’abbaye du Port-Royal de Paris, comprise dans l’innondation de l’estang d’entre Ja chaussée du petit Port-Royal et celle de Hollande, et
tt + à À 2 0 2 à Et ll À om pm À
— RECETTE. 858
pour le rétablissement d’icelle hors de l’innondation, et 334 6° 8° pour les taxations. .,..... . ko33H 6° 8°
l avril : dud. s'° pe Barrizzar, pour délivrer, sçavoir : 6ooît au Prieur curé de Renemoulin, pour la non-jouissance de 50 arpens de bois taillis sciz en Cruze, dépendans dud. prieuré cure, occupez par les travaux que S. M. a ordonné estre faits aux environs de Versailles, et 170! aux marguillers de la fabrique de Choisy-aux- Bœufs pour la non-jouissance de 34oot, à quoy ont esté liquidez 18 arpens 80 perches de terre appartenant à lad. fabrique compris dans l’enclos du parc de Versailles, le tout pour l’année dernière 1685, et 64 8° 4° pour les PR nl Re dE Dune der 776 8° 4°
De luy, pour délivrer au s° Bosa, sçavoir : 3600 pour un grand vaze d’agathe d'Orient dont le couvercle est une teste de lion, et le surplus pour son remboursement de l’achapt et frais d’une caisse venüe de Constantinople contenant des vazes de jade, y compris 1654 pour une agalhe onix, le tout livré pour le service de S. M., et Lait 14° pour les taxations.. .... à 51664 19° 6%
2 avril : de luy, pour employer au remboursement des maisons démolies qui se sont trouvées dans les travaux que S. M. a ordonné estre faits pour la construction du grand acqueduc qui doit conduire à Versailles les eaux de la rivière d’Eure et dont les matéreaux doivent rester aux propriétaires desd. grandes maisons, et 10t 4° 4° pour led laralions. url 1236h 4° A
16 avril : dud. s° pe Turmenyes, receveur général de l’hostel des Invalides, pour employer aux dépenses à faire pendant la présente année pour le bastiment de l’église dudi: hostels saines MAS ANSE QUE PR DR 100000
21 avril : du nommé Brouizzer, inspecteur à Vincennes, pour la vente d’un milier de fagots et des épines mortes, le tout pris dans le parc de Vincennes. 74 5°
8 avril : dud. s° pe BarrizLar, pour délivrer au s° abhé Brzor, pour son remboursement de plusieurs médailles d’or et de pis * agathes onix qu’il a fournies pour S. M., et 16# » 19494 9° 2°
10 avril : de luy, pour employer au Da que S. M. a ordonné estre fait au Magistrat de la ville de Menin,
taf pour les taxations. .
pour ayder à bonifier la manufacture du linge damassé de lad. ville, et 166 13° 4% pour les taxations.. ... 3 PRAE OO ER ITR D D D PE LOS 201664 13° à 10 avril : de luy, pour employer au payement de plusieurs cristaux et autres pièces curieuses pour S. M., sçavoir : 3300 pour une très grande tasse d’agathe de
calcédoine; 275% pour une soucoupe d’agathe; 550 pour un cigne de cristal de roche; 55oft pour un vase de cristal à deux ances; 275# pour un sceau de cristal ;
1100% pour un vase de cristal en forme de cocq; 495 pour un autre vase de cristal ayant un autre cocq audessus; 396 pour un autre vase de cristal ayant un oyseau au-dessus qui se baisse pour boire; 495 pour un bacal (bocal), en manière de pot à l’eau, de cristal de roche; 187% pour une esguière de cristal de roche, et 634 10° 6° pour les taxations ......... 76864 10° 6°
11 avril : de luy, pour délivrer au s° abbé Bizor, sçavoir : 448K pour son remboursement d’une très belle agathe d’un grand relief d’une teste d’impératrice antique garnie d’or avec de petits rubis et émeraudes; 2204 pour une agathe onix avec le bizeau d’une impératrice antique garnie d’or; 110% pour une agathe avec le blanc et le tanné antique d’une teste romaine garnie d'or, et 110% pour un livre de manuscript des Ordonnances du roy Philippes le Long pour les combats à outrance, avec des mignatures, et 7 6° 8 pour les taxa- Home DU LR MN LS SSL NAT 8874 6° 8?
De luy, pour délivrer au s° Guiserr, pour son remboursement de pareille somme qu’il a cy-devant payée, sçavoir : 5ooït au s' DE LA Garousre, pour diverses fournitures qu’il a faites pour le transport d’un miroir ardent qu’il a livré pour $. M., et 700! au nommé Murer pour les frais de la conduite dud. miroir de Saint-Ceré à Versailles, et 1oft pour les taxations........ 15104
De luy, pour délivrer au s' curé de Marly, sçavoir : 1050 pour cinq années de non-jouissances de 79 arpens de prez compris tant dans le fond de Marly que dans le chemin nouvellement fait pour aller de Marly à Saint-Germain et par le port de Marly, et 1897 pour quatre années de non-jouissances de la dixme des terres labourables dépendantes de lad. cure qui ont esté planiées en bois et de la dixme du trouppeau du Trou-d’Enfer, et a4#t 11° 2° pour les taxations.... 29714 11° 9°
15 avril : de luy, pour délivrer au nommé Jawss, lapissier, pour, avec 117074 10° qu'il a cy-devant receu pour huit pièces de tapisserie basse lisse fabrique des Gobelins, représentant partie de l Histoire d’Alexandre, contenant 27 aunes 7/8 de cours sur 3 aunes de haut, faire la somme de 151614 5°, à quoy monte toule la tenture ; lesd. 3453 15° pour le payement des trois pièces de tapisserie de même qualité, représentant la suitte de l'Histoire d’Alexandre, contenant 24 aunes 3/8 carrées,
à raison de 141 13° 10° l’aune, le tout livré pour le service de S. M., et 28 15° 7° pour les taxations..... SUN RS. : dal Pet lune 34894 10° 7°
28 avril : de nommé Cuarpenrier, pour le prix des bois qu'il a eus dans 4 arpens 1/2 de routes faites dans les bois de Cruye, à raison de Go l’arpent. .... 2704
23 avril: dud, s° pe Barriccar, pour délivrer aux prestres de la Congrégation de Fontainebleau , pour leur subsistance et entretenement pendant les six premiers mois 16860401. 4h dau SM 22 3000
29 avril : des entrepreneurs des Bastimens, pour le louis d’or par muid de 66 muids 1/2 1 douzième qui leur ont esté livrez par le s° Tréry......... 73ott 8°
30 avril : du nommé Gagriez, entrepreneur, pour le prix des démolitions de l’hostel de Vendosme. 43000
De Gzorces Marcxan», payeur, pour le prix de 69900 de pavés de grais provenant desd, démolitions, à 3 3° lement: ont UE Re le ed eue 2200
18 avril : dud. s° pe Barrizvar, pour délivrer au s° Haupiouer ne BLancourr et Compagnie, pour, avec 151900 qu'ils ont cy-devant receu, faire 19620 à comple des marbres d'Italie qu’ils fournissent, et 375 pour les taxations. .,.,,..... FR AE 453754
23 avril : de luy, pour employer au remboursement des terres, prez et bois appartenant à divers particuliers, lesquels sont occupez par la rigolle de Maurepas qui commence proche la justice dud. lieu jusqu’à la garenne du Ferté de Nogent; par les rigolles d’Élancourt jusqu'à la retenue de la Boissière; par les terres fouillées pour faire les conroys de la chaussée de l’estang du Mesnil, l’acqueduc de la Ville-Dieu; par celuy de la Boissière ; par les rigolles qui sont le long des bois de Néaufle et de Sainte-Apoline; par la rigolle des Gatines jusque proche Puisalou, y compris les terres prises pour l'élargissement des anciennes rigolles de celte partie-là; par les rigolles des bois de Clayes et des hauteurs du moulin de Clayes et jusqu’au-dessous du village du bois d’Arcy; par les rigolles nouvellement faites entre l’estang de Saint-Quenüin et celuy de Villaroy, lad. rigolle passant par les territoires de Montigni, de Voisin et de Guiancourt; par les rigolles faites dans les bois de Trappes, ceux de Montigni et de Voisin, et dans les penchans de Voisin et jusques proche Merente; et par les terres occupées par le nouveau grand chemin de Trappes à Paris, et ce à prendre depuis l'ancien chemin de Trappes qui est audessus de l’estang de Trappes jusques proche le grand acqueduce de Buc, et 678 11° 8° pour les taxalions... . SIMS tés DA ER AS 4 821084 18° 8°
25 avril : de luy, pour délivrer à Jean-Baprisre Mo- RICE, sçavoir : 660 pour son payement d’un vase rond d'agathe orientale avec son couvercle; 350 d’un grand vase de cristal de roche en forme d’oyseau; 33oft d’un gobelet de jaspe vert; 2754 d’un vase de cristal de roche en forme de buire, et 44ot d’un verre de cristal de
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roche avec son couvercle, le tout livré pour le service de S. M., et 171 1° 8° pour les taxations. ... 2062û1 1° 8° 13 may : des entrepreneurs desd. bastimens pour le louis d’or par maid de 25 muids 1/3 de chaux que le s' Tnéry leur a livrez........ PARASTRE 2784 13° 4° 20 may : d'eux, pour le louis d’or de 17 muids 1/2
idem...... ea br ee sue e ne diet VON De divers particuliers, pour des bois abattus à la machine et vendus au profit du Roy.......... 304 15°
29 avril : dud. s' ne Barrizzar, pour employer à l’établissement de plusieurs manufactures de dentelle façon de Flandre, et 1251! pour les taxations...... 151254
30 avril : de luy, pour délivrer au s° Bosc pour envoyer en Levant au s° Gazanp pour y continuer les achapts de médailles, vazes d’agate et autres curiositez que S. M. a ordonné de faire pour son cabinet des médailles et sa bibliotèque, et 33K 6° 8° pour les taxations. ARR hs nt DM ne h033# 6° 8°
6 may : de luy, pour employer au remboursement du prix principal et non-jouissances des terres appartenantes à divers particuliers occupées par les remises à gibier que S. M. a ordonné estre faites dans les playnes de Grenelle et de Montrouge, et 35H 9° 10° pour les BARS 7 Rd added ha5oat a° 10°
13 may : de luy, pour employer à la continuation des dépenses que S. M. a ordonné estre faites en ses bastimens pendant la présente année, outre les fonds cydevant faits, et 5oott pour les taxations.. . ... 60500
21 may : de luy, pour délivrer au s° Borreau et sa Compagnie, à compte de la dépense des marbres des Pirennées et de Languedoc qu’ils fournissent pour S. M., et 5ot 10° 4° pour les taxations.. ...... 6119 10° 4°
2 juin : de Gasriez, pour le prix de partie des démolitions de l’hostel de Vendosme......... 20674 3° 8°
a7 may: dud. s° pe Banrizrar, pour délivrer au nommé pe Launay, orphèvre, pour, avec 820001! qu’il a cy-devant receus, faire 88000 à compte des trois bancelles d’argent qu’il a entrepris de faire pour S. M., et 5otf pour les taxations.......,.. ER 0 RU 605ott
(Nota. Cette partie de 6000 n'ayant point esté comptée au s° DE Lauxay lors du premier payement des trois bancelles, doit estre imputée sur les quatre chandeliers à branche qu’il doit livrer incessamment et sur lesquels il aura receu à compte la somme de 1200, comptée le 3 mars
De luy, pour délivrer au nommé Laporgau, pour, avec 55500! qu’il a cy-devant receus, faire 58500 à
compte d’une bancelle et de quatre tabourets d’argent qu’il a entrepris de faire, et 25# de taxations.. 3025* 3 juin : de luy, pour employer à compte des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites dans ses bastimens pendant le mois de may dernier et le présent, et 416 13° 4° pour les taxations.. 504164 13° 4* 5 juin : de luy, pour délivrer au s° pe CHanTeMERLe et sa Compagnie, à compte de la dépense des marbres des Pyrennées et de Languedoc qu’ils fournissent pour S. M. , et 25oït pour les taxations.. ......... 302bott 12 juin : des s° Maur, Gouruer et Bezzor, en l’aquit des nommez Beurer, HouëL et Yvon, cy-devant entrepreneurs des briques du grand aqueduc de Maintenon, en desduction de ce qu’ils doivent à S. M........ ARS ES duo ets Hola eielaraiens ce se DATANT 288 0f Dud. Berzsr, en desduction idem ....... 7ohit 17° Du nommé Ouuivier, en desduction idem. ... hot 5° Du nommé Mercnior Cnengr, caution et associé de Cuarzes Trénou, cy devant entrepreneur de partie du nouveau canal de Gallardon, en desduction idem. G6oott De la veuve Cnasreau el ses associez, cautions de Pierre et Douinique Dog, cy devant entrepreneurs de partie dud. nouveau canal, en desduction idem.. 2000 Dud. s° pe Turmenyes, pour estre employé aux dépenses des ouvrages à faire sur la rivière d'Eure. ..... ARR RCE PAR ONE AN bi RPIÈU « Rod) 2H0D OUT 9 juin : dud. s° ne BarriLzar, pour délivrer au s' Du-- GHIRON, garde magasin des vieux plombs, par gratiffication, et 19H 10° pour les taxations....... 1519 10° 10 juin : de luy, pour faire le payement de 118704 10°, à quoy montent les dépenses extraordinaires que 5. M. a ordonné estre faites dans ses bastimens pendant les mois de mars et avril derniers, et 489% 4° 1° pour leg taaniiéhs. 3/6 Re .…. 591934 14° 1° De luy, pour délivrer au s° Ausry, pour son remboursement de pareïlle somme qu’il a avancée au s° Esriene pour les ouvrages et réparations que S. M. a ordonné estre faites à la digue de Cocherel sur la rivière d’Eure, et 84 3° 7° pour les taxations.. .......... 993* 0° 7° 11 juin : de luy, pour délivrer au s° abbé Bizor, par gratification en considération du travail qu'il a fait au Cabinet des médailles depuis l’année 1683, et 334 6° 8° pour lesttdtafions 2. 5.4 unie .. ho33t 6° 8 23 juin : de Pierre Le Maisrre, entrepreneur, pour 2 toises 3/4 de moïlon provenant de la pièce des Suisses.
NT CALE ES PAR EAT AA TE LINE DU OVe Sue MR 334 Du nommé Ausin, entrepreneur à Maintenon, somme provenant de la vente de ses chevaux... ..... .. 826
30 juin : du s° Marmieu, pour reste de 1524K prove-
nañt de la vente des eslagues d’arbres des avenuess des Maisons Royales, déduction faite de 480o# 5° 6° povur la dépense, et 200! à luy ordonnées par gratifficationa.. .. 8434 44° 64 Des nommez Rossiexoz et La Banye, entrepreneurs
ue se et...
de la maçonnerie du réservoir de Trianon, pour le prix de trois toises 1/2 cubes de moïlon provenant des } pontons du canal de Versailles... ........ APS AN NES hat
De la veuve Cuareau, caution et associé de Prermre et Dominique Dosy, entrepreneurs des terres de partie du ruisseau de Gallardon, en déduclion de ce qu'ils reedoivent 415: M: RE An RARE GPS ERREUR NS ,. 10000
18 juin : dud.s' pe Barrizzar, pour délivrer au s° ? abbé Bizor, pour son remboursement du prix de plusieurs’s médailles de bronze, agathes et autres pièces choisies + qu’il a fait mettre dans le Cabinet de S. M. depuis le 12 1 mars jusqu'au 12 may dernier, et 33 4° 4° pour les | taxa- HOUSE Lee ARNRNER ER ER AN en . h6o4Hi4 4°
De luy, pour délivrer au s° Laurrier, pour son ppayement de plusieurs médailles, agathes qu'il a mises ; dans led. cabinet, et 51# 13° 4% pour les laxations . .. .. Dr,
LR RE PRE Pe POS RAR re 62554 143° 4°
De luy, pour délivrer au s° Baie, orphèvre joaüiller, pour son payement d’une perle en forme de teste humaine, de six garnitures d’agathe, et d’autres curiaositez 730 é 9° 54 De luy, pour délivrer aux nommez Cousiner et | Mer-
qu’il a livrées, et 6 o° 81 de taxations.....
LIN, orphèvres, pour parfait payement de 31 1534 144° 4, à quoy montent douze chandeliers d'argent repréésentans les Forces d’Hercule, pesant 798 mares 4 conces a gros, à raison de 31# le mare pour argent et contrtrolle, et Boot pour la façon de chacun desd. douze chaandeliers qu'ils ont faits et livrez pour le service de S. MM., et 11946H 113° 31
1° juillet : de Pierre Le Maisrre, entrepreneur, ;, pour le louis d'or de 13 muids 1/3 de chaux qui luy onht esté 100, 4.7. se ANS EL nie 1464 113° 4
24 juin : dud. s° pe Barrisrar, pour faire la soioumme de 1767854 14° pour le remboursement du prix prrinci-
92 18° 11° pour les taxations... .....
pal des terres, prez, bois, jardins, clos, estanggs, et deux années de non-jouissances des héritages apppartenans à divers particuliers, lesquels sont occupez ppar la rigolle qui commence au bout de laqueduc de lai Ver-
rière du costé de Cognière par la retenue de Cognnière,
par la rigolle et retenue des Landes et Malpou, ppar la rigolle qui vient de Haute-Brière, par l’aqueduuc de Mauregard, par celuy des Essartis, et par les retenues des Essarts, par l’aqueduc de Lartoire, par la rigolle : de la Tasse et de la Haye-aux-Vaches, par les estangs duu petit
Port-Royal et d'Holande, par les rigolles, retenües et -
aqueducs du Perray, par les rigolles et aqueduc de Vieille- Église, par lestang de la Tour, par la rigolle de Coupe-Gorge dans les bois de Rambouillet et Poigny, et par la rigolle et aqueduc des Bréviaires qui conduit l'eau dans l'estang d’Hollande, et 1439 19° 7° pour les taxalibns 5. He RIRE 1742958 11° 7°
27 juin : de luy, pour le parfait payement de 124141 pour les dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites dans ses bastimens pendant le mois de may dernier, et 6174 16° 10° pour les taxations.. ANA TAN TS SOU POLE LG TES à 6° 4
De luy, pour employer à compte des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites dans ses bastimens pendant les mois de juin à juillet 1686, et 4164 13° 4° pour les taxations. . . .... 5oh168 13° 4°
De luy, pour délivrer au s° Boizeau et sa Compagnie, à compte de la dépense des marbres des Pyrennées et de Languedoc qu’ils fournissent pour le service de S. M., et 75f pour les taxations. ............:. + 4 00707
L juillet : dud. s° ve Turmenyes, pour estre employé aux dépenses de la rivière d'Eure........ . 115000
De la veuve Cnasreau, à la décharge desd. Dogs...
De Maurice Gasriez, entrepreneur, pour Îa provenance des démolitions de Satory et autres endroits... PRE A DRAP RUES et R NE: tes . 6403 1° 9°
30 juin : dud. s' pe Barrizzar, pour délivrer au s' DeLpecue, pour son payement des frais qu'il à faits pour une manufacture de linge damassé qu'il a establie à Maintenon, et 375% pour les laxations.. ... 15375
De luy, pour délivrer à Noecre Descaamrs, veuve Louis CnesnEAU, pour son remboursement d’une maison scize à Maintenon, à elle appartenant, qui a esté démolie pour les travaux du grand aquedue, et ott 1° 8° pour les taxationbiautt éeNRRNE à AU 2594 1° 8°
7 juillet : de luy, pour délivrer aux prestres de la Congrégation de Fontainebleau, pour, avec 10500f qu'ils ont cy devant receu, faire la somme de 12000 que S. M. leur a accordée par gratiffication pour leur ayder à faire construire leur bastiment. ...... 15001
16 juillet : du nommé Brouizzer, pour la provenance des bois morts, fagots et amandes de Vincennes. 86H 5°
De Gérarp Marcovu, entrepreneur, pour le louis d’or par muid, de 2 muids 2/3 de chaux qui luy ont esté fournis ere SL Tone DS GANT En 29 6° 8°
AAA NAN QE ELLE a à JA re AU .. 3081 +0°
RS
17 juillet : de Nicocas Dumowr et consors, au mesme ET 3 LE AUREOANNE PS ARENA ORNE Re D EL 21 juillet : de Mauricr Gasriez, entrepreneur, pour 95 toises 1/4 cubes de moïlon pris du nommé pe L’Espie, autre entrepreneur, et à sa décharge... 476 5° Du s° Fossrer, au lieu du nommé Derpais, marbrier, pour le prix de six tranches de marbre que led. Fossier a délivrées aud. DerBais, contenant 15 pieds 2 pouces 8Aignes, à 15fle pied... :..2..:..41. 228 7° 8° 8 juillet : dud. s° pe Barricrar, pour délivrer au nommé Menu, orphèvre, pour, avec 29000 qu'il a cy devant receus, faire le parfait payement de 49118
a à quoy montent six labourets d'argent qu'il a
18°9 livrez dans le garde meuble de S. M., pesans ensemble 1300 marcs 1 once, à 311 le marc, y compris le controlle et la façon, à raison de 84 le marc, et 1674 19° 7° pou des taxations st: dl sue a088 #47
De luy, pour délivrer au nommé Dupowr, tapissier, pour son payement de douze banquettes et de douze placets, d'ouvrage de la Savonnerie en laine, contenant en tout 17 aulnes 2/3 en carré qu'il a livrez pour S.M., à raison de 165# l’aune carrée, et a4# 5° 10° pour les Lea re db ie Tags tn)
De luy, ‘pour délivrer à la veuve Lounper, tapissière, pour son payement de douze banquettes et douze placets, d'ouvrage de la Savonnerie en laine, contenant en tout 17 aunes 2/3 en carré qu’elle a livré pour le service de S. M., à raison de 1654 l’aulne carrée, el 24H 5° 10° pour Tesations.. 1.4 .0.,.104040 "s9809tt5f 10°
12 juillet : de luy, pour délivrer au s° pe Vince, par gratiffication en considération des soins qu’il a pris pour la construction de la’machine de la rivière de Seyne, et 8334 6° 8° pour les taxations...... 100833 6° 8*
17 juillet : de luy, pour délivrer au s° abbé Bizor, pour son remboursement du prix de plusieurs médailles d’or et de grand bronze qu’il a fait mettre dans le cabinet de S. M., et 8# 9° 6° pour les taxations.. ......
US AU AN ES EE EL CINE
24 juillet : de luy, pour employer à compte des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites dans ses bastimens pendant le mois de juin dernier et le présent, et 416% 13° 4° pour taxations........... PL RER US MIE Jar RE ABS St DORE NU
De luy, pour employer à compte des dépenses que S. M. à ordonné estre failes à Marly pendant la présente année, et 4164 13° 4° pour les taxations. ...... RENE HAT IS RR ONE OU OU sp DOIMON rs
28 juillet : de luy, pour délivrer au nommé Beu4Gce,
lapissier, à compte d’une tenture de tapisserie haute
lisse, façon de Beauvais, que S. M. luy a ordonné de faire pour donner à M. le Chancelier, et 418 13° 4° pour 5o41t 13° 4
L aoust : dud. s’ ne TuRMENIES, pour, avec 100000 dont a esté fait fonds par ordre du 16 avril, faire
dés tainonss ns serres EME
2000008 pour estre employé aux dépenses à faire pour les bastimens de l’église des Invalides. ..... 100000t
Dud. s° pe Turmenyes, pour employer aux dépenses de la place Royalle de l’hostel de Vendosme et du basüment des Capucines......... ssssireese, 200000f
31 juillet : dud. s° ne Barriccar, pour employer à la continuation des dépenses que S. M. a ordonné estre faites en ses bastimens pendant la présente année outre les fonds cy-devant faits, et 1834 6° 8° pour les taxa- BDD dit den RUEIL EE cdd an AE OUR
De luy, pour employer au remboursement des maisons à démolir qui se sont trouvées dans les alignemens que S. M. a ordonné estre faits dans le bourg de Maintenon, appartenans à divers particuliers et dont les maléreaux leur doivent rester, et 384 6° 8° pour les taxa- Done et A ici Lt AO
7 aoust : de luy, sçavoir : 87720 pour, avec 100000! dont a esté fait fonds par deux ordonnances des 27 juin et 2" juillet derniers, faire le parfait payement de 187720t pour les dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné
estre faites dans ses bastimens pendant le mois de juin
dernier, et 728 10° pour les laxations... 88448 10° De luy, pour employer à compte des dépenses extraordinaires faites pendant le mois de juillet dernier, et 16H 13° 4° pour les taxations....... 5o416 13° L° De luy, pour délivrer au s° Gauruier, marchand, à comple de 127 aunes 3/4 d’estoffes de 3/4 et demi de large qu’il a fait faire par ordre pour le service de S. M., et 75ft pour les taxalions............ 9o7bt 25 aoust : de Maurice Gasriez, pour le prix de partie des démolitions de l’hostel de Vendosme. 26454 11° 8% D’Anrone River, menuisier, 1000 qui ont esté receues par Rocer, serrurier, pour ferrure des caisses faites par led. River, lesquelles ont esté rebuttées.... SR PT EE DIE ME EUe Ve AL FAP ON De Roserr Boxrer et Arexis Forprin, serruriers, pour les fers qu’ils ont retirez du magasin de Marly... 2 RM PAR ES LEUR LE SA: ARIT IE 6574 9° 4° 10 aoust : dud. s° p£ Barrizcar, pour délivrer au s° Jean-Baprisre Parriaroue, marchand vénitien, pour un grand miroir à glace de Venise avec sa bordure de cristal qu’il a livré pour S.M., et 28% 15° pour taxa-
(ICT BA ÈR NM MESA PAS PES QUE ES NEED GIE 17 aoust : de luy, pour délivrer au s° CaarLiEr, mar-
IMPRIMERIE NATIONALE
chand, à compte des élofles d’or, d’argerit et de soye qu'il a entrepris de faire pour $. M., et 1664 13° 4° polrétaratioms ….:.............4:., 90406143! 4°
20 aoust: de luy, pour délivrer à Louis Cosre, fleuriste, à compte de 1704of, à quoy montent 170 gros orangers de haute tige qu’il a fait venir d'Italie au jardin de la pépinière du Roule ,:et 106 10° pour taxa- DE Vice ARIANE APN EURE à 0 da 8808 10°
De Iuy, pour délivrer au s° Danger, sçavoir : 3000 pour un vaze onix sardonix; 7oof pour deux vases d’agathe orientale garnis de rubis; Gooï pour une esguière de cristal de roche; goo! pour un vase d’agathe orientale garni de rubis avec son couvercle; 4ooï pour un vase de cristal couvert; 200! pour un petit vaze de jaspe oriental sur un pied; 200 pour un petit vaze d’agathe oriental couvert; 200! pour un vaze d’agathe d'Allemagne de diverses couleurs, le toutpour S. M., et hoot par gratification, et 55# pour laxations.. 66554
22 aoust : de luy, pour délivrer aud. s° Daner, pour quinze agathes onix sardonix qu'il a livrées, et 83# 6° 8° pour Hasa HO, Lutte RL REC TT ADOBE 0
26 aoust: de luy, pour faire le parfait payement de 184241 pour les dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites pendant le mois de juillet dernier, et 1118# 13° 4° pour taxations. ..=.. 1353598 13° 4°
De luy, pour employer aux mesmes dépenses pendant le mois d’aouwst., et 4161 13° h* pour IAXATIONS.4 2: 50416 13° 4°
27 aoust : de luy, pour délivrer aux s° Le BLanc,
mots © ...
pour leur remboursement d’une place servant de jardin, scize à Maintienon, et 6 5° pour taxations... 756 5°
De luy, pour délivrer au s' Baie, orphèvre jouailler, pour son payement des garnitures d’agathe et autres ouvrages qu'il a faits, et 10 11° 6° pour taxalions.. .... Ré Ne one tu der sb of
De luy, pour délivrer au s' Perir, pour son payement de unze médailles d’or pesant 9 marcs 4 onces 3 gros, à raison de A8.ott le marc, et de dix-huit médailles d’ar-
‘ gent pesant marcs 6 onces 6 gros 1/2, à raison de (o] / h
A6 le marc, et 415 16° 8° pour taxations. 50684 5° 84
29 aoust : de luy, pour délivrer au s° Daner, sçavoir : 1900 pour son payement d'un grand vaze de cristal avec un masque en relief à 2 .ances sur un pied rond travaillé à godrons, gravé en partie; 1000! pour un autre grand vase em forme de coquille aussy gravé; 5oot pour un autre vase, en forme de cigne, dont le pied est garni d'émeraudes;; 1800tt pour un vase antique de jaspe floride orientale garnie de perles’et de diamans: et 200
par gratiffication, et 41% 13° 4° pour taxations....,... Pue PE GROS NN RS MONO re 3 septembre : du s° pe Turwenyes, pour employer aux dépenses de la rivière d'Eure ............ 100000 Du nommé Douay, par les mains de la veuve Cras-
reAU et à la décharge desd. Dopx::......,...., 45t
ss...
Desd. Dosr, en déduction de ce qu’ils doivent uesesseeesesesedeesessesese.s.e 211#17 54
D'eux, par les mains de la veuve Cuasreau... 330tt
De Cnarzes Trénou et ses associez. .:. 1635h 6° 8
De Pierre Tusroui , en l’acquit dud. Yvon, entrepreneur de la brique de Maintenon, en déduction... 50ot
Du nommé Sacer, employé pour 605 sur l’estat des remboursemens d’héritages du 7 juillet, la somme de 166% à laquelle sa maison a esté évaluée... .... 166%
8 septembre : des nommez Marcnaxp et Porier, pour la provenance des herbes et foin des isles la Loge et Gautier proche la machine. ................ Soit
9 septembre : dud. s° pe Turmenyes, pour employer aux dépenses de la rivière d’Eure .....,... 120000
18 septembre ; dud. Gagnez, pour les démolitions des murs séparans le premier réservoir de la butte de Montboron, montant à 1 14 toises 1/3 21 pieds, à 154 la LOÏBB es ai, tn Te Aide Re à akeUt nr 474 SBra'
10 septembre: dud.s' pe Bartizzar, 700004 pour, avec 50000! faire 120000 à compte des dépenses que S. M. a ordonné estre faites à Marly, et 5834 6° 8° pour taxa- LIQne Ga, PM ER MR RL AL DOS 6:81
8 septembre : de luy, pour employer au payement de pareille somme comprise en plusieurs ordonmances signées par feu M. Cozserr et par M. pe Bramvise, payables à divers ouvriers concernant les dépenses des bastimens de S. M., lesquelles n’ont pas eslé acquittées, et 13654 11° 4° pour les taxalions.. . +. 165933 19° 4°
10 septembre : de luy, pour délivrer au s° DE La Touanne, trésorier général de l’Extraordinairedesguerres, pour son remboursement de pareille somme qui a esté payée par son commis à Cazal pour plusieurs pièces de cristal de roche et d’agathe envoyées de Milan par le s’ Carco Poupio Garcavo, sçavoir : 2200 pour un grand vase de cristal de roche en forme de dragon; 1650of pour un autre vase à deux ances, aussy de cristal; 55ott pour un boccal; 550! pour une aiguière d’agathe calcédoine; 1100 pour une grande lasse d'agathe calcédoine; hhot pour deux autres tasses d’agathe; 2754 pour un vase avec son pied; 198# pour un autre. vase plus petit; 330 pour un autre vase avec son pied.et son couvercle; 24ott pour un vase avec un oyseau de cristal ; 380 pour un autre vase plus grand avec un oyseau ;
495% pour une tasse de cristal avec ses ances; 3494 pour une tasse plus petite avec ses ances toutes d’une pièce;
1655 pour un benistier d’avanturine; 396# pour un seau
de cristal avec son ance doré; 220ott pour un autre seau un peu plus petit; 165K pour un autre seau; 13a pour un verre de cristal fait comme un seau; et 220f pour un autre seau de cristal, le tout livré pour le service de 10248 14° 12 septembre : de luy, pour délivrer au s° pe Cuanre- MERLE et sa Compagnie, à compte de la dépense des marbres des Pyrennées et de Languedoc qu'ils fournissent pour le service de S. M., et 25ott pour taxations... .. 3025ot 18 septembre : de luy, pour délivrer, sçavoir : 350ott à Jean Messvé, jardinier, pour 31 gros orangers qu'il a livrez, et 356 14° à Jean Le Roy et consors, pour les avoir fait charger et voiturer du jardin de la Chaumette à l’orangerie de Versailles, et 3att a° 84 pour taxations.. RS DN dre MO POUR Bees date O0 00 22 septembre : de luy; pour délivrer au s° ALvarez, pour son remboursement de deux vazes de jaspe oriental, un vaze plus petit de pareil jaspe, trois vases de grenas et une agathe onix qu’il a acheptez en Italie par ordre et pour S. M., et 21#t 9° pour taxations.. .. 26o7tt 19° 6 octobre : de Pierre Le Maisrne, entrepreneur du grand aqueduc de Maintenon, somme provenant de la
S. M., et 84ït 14° pour laxations... .....
ss. ds. ss
vente des chevaux de son équipage ....... 37731 10°.
25 septembre : dud. s° ne Barrizcar, pour délivrer aux enfans de deffunt Josse Cuasreau et de Jeanne CRESNEAU, pour leur remboursement de partie d’un jardin sçis à Maintenon, contenant 18 toises 4 pieds carré, qui a esté prise pour augmenter le terrain de l’hostellerie du Pressoir que S. M. a ordonné estre construit à Maintenon pour son service, et 33 4° pour les taxations,., ,.... 201 13° 4
29 septembre : de luy, pour, avec 50000 dont a esté fait fonds le 26 aoust dernier, faire le parfait payement
sn 6
de 1411398 pour les dépenses extraordinaires du mois d’aoust, et 759 8° 8° pour les laxalions. 91891 8° 84
De luy, à compte des dépenses extraordinaires que 5. M. a ordonné estre faites en ses bastimens pendant le mois de septembre, et 4164 13° 4 pour les taxations.. 504168 13° 4%
6 octobre : de Jean Brauré, entrepreneur, somme provenant d’un mur abbatu pour agrandir le parc de Marly au nombre de 1125 toises 9 pieds 2 pouces. .., 28134 8°
2 septembre : dud. s°:ne Barriczar, pour délivrer au s' Micxarp, peintre, pour, avec 18ooft cy devant receus ,
..…... CRC CC 0...
PONT IT NE Pret etes" et deg ea des, res 87
faire le parfait payement de 33000! pour les ouvrages de peinture qu’il a faits à la nouvelle gallerie du chasteau de Versailles, et 125# pour taxations. . 2 15125
De luy; pour délivrer autP. Versusy jésuite, ‘pour la gratifficalion que S. M. a accordée aux douze jésuites mathématiciens qu’elle a destinés pour aller porter la vraye foy dans le royaume de Siam et dans tous les royaumes des Indes et aux deux Frères de leur Compagnie qui les doivent accompagner, ét ce pour leur donner moyen de se rendre à Paris et d’y séjourner jusqu'à ce qu’ils soient en cstat de partir, et 294 3° 4% pour les taxations . ........ LU QU 3529 3° 4°
6 octobre : des héritiers Josse Crareau, caution et associé de Pierre et Dominique Dogy, entrepreneurs de
terrasses du ruisseau de Gallardon, sur ce qu'ils redoi-
MONO AS ME D de ANNE NN El Murio via 5oott Du s° Cuenaye, caution de Cnarzes Tréxov, sur ce Ho redoiles Te EAN Dora eue hoot
Dud. s° ne Barrizzar, pour délivrer, sçavoir : 16864 au s' abbé Bizor, 484 au s° Ramssawr, et 97/4 au s° Cna- RENTON , pour leur remboursement de plusieurs médailles | d’or, d'argent et de bronze, pierres gravées et agathes qu’ils ont livré pour S. M., et 2ott 7° hÀ pour laxations. D NE IR DE MORT PAL UN PUS GA Le
20 octobre: du. nommé Brouizzer, pour le prix des fagots et autres bois provenant du parc de Beauté et du grand parc de Vincennes................n. get 5°
37 octobre : dud. s° Le Muisrre, pour la vente des chevaux de son équipage, sçavoir : 259 comptant et
27 octobre : dud: Maurice Gasriez, pour le prix de 621 toises 11 pieds de moïlon provenant des démoli--
259 payables dans trois mois......... Je
tions des moulins de Clagny............ 4968 10°
15 octobre : dud. s° ne Barriccar, pour délivrer au $ GaRRIGUE, pour son payement d’un tableau de Louis Carracue, représentant Omfphale, maîtresse d'Hercules, et 198 10° pour lesitanätions. sa mar 1519 10°
De luy, pour délivrer au s° CLerx, pour 62 orangers qu’il a livrez pour S. M., et 83#:6° 8% pour les taxa- 100834 6° 81 De luy; pour délivrer au s° Boizgau et sa Compagnie,
tongs pen BRU PRUS ARAGSTE oo
à compte de la dépence des marbres des Pyrennées et de Languedoc qu’ils fournissent pour $S. M., et 125 pour top tanatione 05 10 à u AU AA RE ere ra 5
293 octobre : de luy, pour délivrer au nommé pe Lau- NY, orfèvre, sçavoir : 246584 14° 4 pour, avec 82000 qu'il a cy devant receus, faire le parfait payement de 106658 14° A, à quoy montent trois bancelles d'argent
qu’il a faites et livrées pour le Roy, pesant 2614 marces
h onces 4 gros;, à raison de 31h 10° la marc, y compris le controlle, et dle 9 par marc pour la façon de chacune desd. bancelles, sur le pied de 900 marcs que chacune devoit peser, et goo! par gralifficalion en considération de la propreté de son ouvrage, et 2198 19° 9° de taxalions... ... hub: 606 ri BOT Ee a"
De luy, pour délivrer au nommé Baie, jouaillier, pour son payement d'une grande bordure gravée d’or émaillé et autres ouvrages, et 184 4° 9° de taxations. . SHELRS HR ii ie se 0 SOON Ag
ak octobre : de luy, pour délivrer au nommé LaporreAu, orfèvre, pour faire le parfait payement de 72025" 13° 1%, à quoy monte une grande bancelle à dossier et 4 tabourets d'argent qu’il a faits et livrez pour S. M., pesant 1856 marcs 5 onces L gros, à raison de 31 10° le mare, y compris le controlle, et de 9" pour la façon de chacun des 900 premiers marcs de lad. bancelle, et de 8# pour le marc de celle desd. tabourets, sur le pied de 170 mares que chacun d’iceux devoit peser, et 112" 14° H° pour les taxations, ............ 136384 7° 5°
Dud. s' Le Mexesrrez, cy devant trésorier des bastimens, 3500! revenans bons à S. M. des comptes de ses
années d'exercice 1664 et 1673............ 3500 Du s° Le Besçue, revenant bons à S. M. du compte de l’année 1685.....,......... Hub dar 3190
Du s° Maxesster, aussy trésorier général desd. bastimens à la décharge du s° pe La Pranoue, aussy cy deyant trésorier, revenant bons à S. M. de ses années d’exercice 1666 et suivantes... ...... RACE ... 70021W
10 novembre : du tuteur des enfans mineurs de Joss Caasreau el sa femme, à l’aquit des nommez Prerng el 28717" 7° 26 octobre : dud. s° pe Barrizrar, pour délivrer au
Dominique Dosy, cy devant enregistrez... .
Procureur de la maison des Missionnaires establis à Versailles, pour estre employée sçavoir : 3000! en achapl de livres, et 30oft en achapt de cartes et tableaux pour mettre dans leurs salles, et 27 10° pour les taxalions. . MAG ANA Sn) OP R Es à 33271 10°
28 octobre : de luy, pour, avec 120000 dont a esté fait fonds par ordonnance des 24 juilletet 10 septembre, faire 180000 à compte des dépenses que S. M. a ordonné estre faites à Marly pendant la présente année, el 6ooï pour les taxations., ,......,,...,... 605ooûtt
5 novembre : de luy, pour là continuation des dépenses que $. M. a ordonné estre faites pendant la présente année pour conduire la rivière d'Eure à Versailles, outre les fonds cy devant faits, et 4a4K 19° 2° pour les DR.» dat NE REA à 51877 11° 11°
6 novembre : de luy, pour, avec 50000! dont a esté
fait fonds par ordonnance du 29 septembre dernier, faire le parfait payement de 160361" pour les dépenses extraordinaires des bastimens pendant le mois de septembre dernier, et 919# 13° 6° pour les taxations. . . .. are 8 PRET gps Me ER ROIS 111280t 13° 6%
De luy, pour employer à compte des dépenses extraordinaires des bastimens pendant les mois d'octobre à novembre, et 4164 13° 4° pour les taxations.. ....... SESSION RER ARR APR 11 LE QUE EE
ah novembre : de Prenre Le Czerc, dit Prrre, pour le prix de 1703 thoiïses 3/4 cubes de moïlon provenans des trois moulins de Satory, Piles, logemens des meusniers et aqueducs, à raison de Aft la toise...., 6815h
De Pierre Le Maisrre, entrepreneur, pour 596 toises cubes de moïlons, à 12ff la toise, et de 3199 toises d’autres à Aït 10°, qui luy ont esté livrez par Orrv....
ss ATOS A A RE RE to LD ONLO 24 novembre : du s' Le Duc, pour le prix des outils dud' Onns, 27 REA Sete 201098 16°
De Marin Guizcor, entrepreneur, pour le prix des moïlons livrez par ORRy.....::.:..:... gi 3000 Du nommé Samson, entrepreneur, pour le prix de hoo thoises de tuiaux de fer de 6 pouces de diamètre, à 18h la thoise, et de 3200 vis pour les assembler... . Los at MARÉES AUS SAR EEE “+. 7200 Du nommé BricarD, autre, pour ce qu’il a receu audelà du prix des ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en
1684 et 1685 dans la plaine de Saclay.. 7439h 0° 11°
(Nota. Les 12231 14° qui ont esté ordonnancez le 8 septembre dernier à Bricarb, font partie des 74394 9° 11° mentionnés cy dessus, dont
Bricarn devient déchargé.)
Des s'* Lanczors et CaLagre, cautions dud. Onrry, somme dont il est resté débiteur envers S.M. 5838 19° 5 décembre : du s° Le Muisrre, pour ce qu'il a receu de divers particuliers, sous-entrepreneurs des travaux de la rivière d’Eure, provenant des chevaux de ses équipages vendus... ...... LORS BAINS 7862 7° 6° Dud. Guizor en l’acquit du nommé Juranr. 1233aît Des nommez Mazurmier et Cnesnave, cautions dud. Trénou pour ce qui reste deub par led. Trénou à S. M., 30834 11° 4
Du nommé Barnis, serrurier, pour le prix de la vieille
de son entreprise... .....:.,..:....
halle de Maintenon et d’une barraque servant ey devant: 6ootl
de forge pour la machine, ,.,..... APT CRE
Desd. s'° LaneLois et CaraBre, cautions dud. Orry, pour le prix de 614 barils 1 /2 de charbon qui luy ont esté livrez par led. s° Le Maisrre, à ah 9%... 1h3800415;
Dud. s° Marvin Guizcor, pour du charbon, briques et chaux qui luy ont esté livrez par led. s° Le Muisrre.. . AA POUR RENTE MA OR A ERA ELA TONRNE
Des nommez Desuarers et Rerarp, entrepreneurs des pierrées de Bois-Richoux, en laquit dud. s° Le Muisrre, pour ce qu’ils luy redoivent au delà de leurs fournitures. ART QE PS AT INSERM RARE Sr SA TO ES
Dud. Bari, serrurier, en l’acquit dud. Le Muisrre, pour le prix de 146 barils de charbon qui lay ont esté livrez par led. Le Maisrre, à raison de 2 10°... 365h
Du nommé Loisrron, entrepreneur des terrasses de la chaussée de Buc, pour ce qu’il s’est trouvé redevable envers S. M. par le toisé final de ses ouvrages... .....
stand e ee De OMR Et AU ODA
32 décembre : du nommé Bovcusr, plastrier, pour les vieux bois de rebut de la démolition de l’hostel de Vendose soie, da D St M to
1° décembre : dud. s° pe Banrizrar, pour, avec 50000! dont a esté fait fonds par ordonnance du 6 novembre dernier, faire le parfait payement de 144750ï, pour les dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites dans ses bastimens pendant le mois d’octobre dernier, et 7894 11° 8° pour les taxations.. ...., SRE Lee ee ob a du dr
De luy, à compte des dépenses extraordinaires du mois de novembre dernier et du présent, et 416 13° 4° .. bo416t 13° 4%
16 novembre : de luy, pour délivrer aux Révérens do
pour les taxations. ........ SPP
la Charité d’Avon pour trois années qui écherront le dernier décembre prochain, de la non-jouissance de leur moulin et terres dépendantes d’iceluy, scis à Avon, occupez par les travaux du réservoir qui y a esté construit pour le service de $S. M., et 3K 15° pour les taxa- 453 15°
De luy, pour employer au payement des graliffications que S. M. a ordonné estre payées aux officiers de ses bastimens et jardins de Fontainebleau, en considération du bon estat de leurs entretenemens pendant la présente année, et 191 5° pour les taxalions... . ....
tongs UE RER
De luy, pour délivrer au s° Perir, sçavoir : 5330 10° 4° pour son payement de 14 médailles d’or pesant 12 mares 6 onces 38 gros, à 57tt 2° 6° lonce; 31734 5° 11° pour 194 médailles d’argent pesant 70 mares h onces 1 gros, à raison de 45ft le marc; et 164 pour la tournure de trente-deux desd. médailles, le tout livré
pour le service de S. M., et 754 3°3* pour les taxa- Homes Mb in ee a geo 19° 6
20 novembre : de luy, pour délivrer au s° Pertr, pour son payement de trois agathes gravées qu'il a livrées pour S. M., et 4 18° 4° pour les taxations. 598h 1° 4°
De luy, pour délivrer à la veuve Lourner, pour son payement de deux grands tapys de laine de la Savonnerie, contenant 62 aunes 1/2 carrées, à raison de 1651 l’aune, qu’elle a livrez dans le garde meuble de S.M., 10481 11° 84
23 novembre : de luy, pour délivrer au s° abbé Bzor,
et 864 11° 8° pour les taxations.. . . ...
pour son payement de plusieurs médailles et agathes qu’il a livrées pour S. M., et 10h 7° ht pour les taxalions. NORNPE A 1 L'ASIE PMR PAPIERS «9 Be PRG Re OA ETS
De luy, pour délivrer au s° Hausscone, par gratiffication, et 9" 11° 8° pour les taxations... 1159 11° 8°
De luy, pour délivrer, sçavoir : 632 au nommé OppenorT, ébéniste, pour son payement de quatre cabinets de bois violet et autres ouvrages qu’il a fait pour le Cabinet des médailles de S. M., et 1535 à Louis Dav- BANCOUT, gainier, pour quatorze tablettes et autres ouvrages qu'il a faits et livrez pour led. Cabinet, et 6 10° 10° pour les taxations......... 791% 10° 10°
De luy, pour délivrer à Jean ne La Marze, pour un tableau du Guine, représentant la Samaritaine', et 5tt 16° 8° pour les laxalions........... 7054 16° 8°
235 novembre : de luy, pour, avec 22000 dont a esté fait fonds par ordonnance du 31 juillet dernier, faire 3445o% 2° 9°, à quoy monte la dépense des pont et pavé que $S. M. a ordonné estre faits à Maintenon pendant la présente année, et 1024 9° 9° pour les taxalions.…... fn OS RAA es Ne re ee MO DOME ED
27 novembre : de luy, pour délivrer au nommé Cousiner, orfèvre, pour, avec 24000! qu’il a cy devant receus, faire le parfait payement de 41388 11° 3%, à quoy montent six tabourets d'argent qu’il a faits et livrez pour le service de S. M., pesant ensemble 1054 marcs 7 onces, à raison de 311 10° le marc, y compris le controlle, et 8 pour la façon de 170 marcs que chacun desd, tabourets devoit peser, et 144# 13° pour les taxa- 175334 4° 3° De luy, pour délivrer aux héritiers de Jean Dorseau,
ONE rs ne Rae in annee Ci pour leur remboursement d’une maison à eux appartenante, sçize à Maintenon, qui a esté prise pour faire la rüe qui conduit aux moulins que S. M. a ordonné estre construits prez la Blancherie, et 34 6° 8° pour les taxatiOnss AE. Mie CRIER LR Lt ho3 6° 8°
! Ce tableau est au Louvre, n° 315 du catalogue de 1879.
15 (déicemmbre : du monnmé Couienox, sculpteur, 4oott receus em 1685 à compte dles modèles de groupe d’enfans dle lAlllée d'eau ausquels il n’a pas travaillé... AO URI see Se ta UE UN JU er IQON
19 movembre : dud.-s° me Banrizcar, pour délivrer aux Prestres de: la Mission de Fontainebleau pour leur subsistance et éntretenemens pendant les six derniers mois 1686 res EU: à MOIS à NE a MATE .. 8000
5 décembre : de luy, pour délivéér au s° Mosuir, pour ‘plusieurs oyseaux el animaux qu'il a amenez de hevanit à la Ménagerie de Versailles, et 298 14° pour laxations. . Le miipeaus Dh. lEnan 35931 14°
11 dontbrel de day pour délivrer au s° Pertr, pour quatre pièces d'agathes d’Allemagne, l’une en forme de coffre, l'autre en forme de vaze, un autre en forme de gobelet et l'autre en forme de lasse ovale, el 6K.13° 4° pourilesitanalions.s ef... 4.4... 806! 13° 4°
13 décembre : de luy, pour employer au payement des dépenses que S. M. a ordonné estre faites à Marly jusqu’au 31 octobre dernier, et 338 15° pour les taxa- Me 10 NOÉ. AUS hog88h 15°
21 décembre : de luy, pour délivrer au s' Perir, pour quatre médailles d’or pesant 2 marcs 1 once 7 gros 34 grains, à raison de 458h le marc, et de 182 médailles
HORS LE RL HRNAES
d'argent pesant 8/4 mares 4 onces 7 gros et demi, à raison de 45 le marc, qu'il a livré, y compris 39h 10° pour lila tourneure de soïxante-cinq desd. médailles, et hot 1 1° 8° pour les taxations.….
De luy, pour délivrer au s° Bzzze, orfèvre jouaillier,
&gzot 19° 5°
pour quinze cachets d’or et autres menus ouvrages qu’il a faits pour S:M., et Ai 1° 10% de taxations.. PEL: CE GAL £ CE eh RON RE à ONE OR ARE ho5t 8: 4° 23 bb: de luy, pour délivrer au s' CHANTEMERLE el sa Compagnie, à comple es marbres de Languedoc et des Piyrennées qu'ils fournissent pour S. M., et 1254 pourtiles taxätions..: 4,4 ,1.,,4, cvedratatb1908 De luy, pour délivrer, sçavoir : 2194 au s° Rarnssanr,
pour son remboursement de plusieurs médailles d’or, 1724 10° aus° be BonmèrEs pour une agathe orientale à fond brun rehaussée deblanc, représentantde busté de la Reyne mère de S. M., et 31ott au s° Bosc pour plusieurs médailles d’or et d'argent, et 34 17° 11° du 1e taxations.. ...... SR oo: AUTO + 7oott 7 24 décembre : de Fe pour délivrer au s° 1388 peintre, à compte du platfond qu'il fait dans le cabinet de Monseigneur, et 251 pour les taxations... .. 3025 29" décembre : de luy, pour délivrer à M. pe Vizracer, en considération de l'inspection générale que S. M. luy a donnée sur les bastimens, et ce pendant les six derniers mois de celte année, et 66H 13° 4° pour les taxations.. 54 neo et 2 Gb DD 20 ne 2 janvier 1687 : de luy, pour, avec 50000 dont a eslé fait fonds par ordonnance du 1° décembre dernier, faire 144695K pour les dépenses extraordinaires que 5. M. a ordonné estre faites dans ses bastimens pendant le mois de novembre dernier, et 788# 10° pour les taxa- Hong: 40 se de doisral capes ne ODHLEN 10 14 febvrier 1687 : de M° Généon ou Merz, garde du trésor royal, pour employer au parfait payement des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites dans ses bastimens pendant l’année 1686, et 869tt 10° 84 pour les taxations. ,.......... 1 1092990 10 0! De luy, pour employer au parfait payement des dépenses faites à Marly pendant l’année dernière 1686 , outre les fonds cy devant faits, et 1086 »° pour les taxations. RE Re Ft et REC TMD LAON 9" 3 mars 1687 : de plusieurs particuliers locataires des maisons appartenantes au Roy scizes à Paris, pour une année du loyer desd. maisons escheue le dernier décembre 1086 44.244104, 48 DRASS MAINRECAT GAS 397ot Du..... 1688 : de la somme de 7357 14° provenant du débet de l’estat au vray de l’année d'exercice dud. s° ne Masannvice, 1684, arresté ce jourd’huy.... RAR TR ER ER ee LR SAT e Sent JU LU”
DÉPENSE
MAGONNERIE.
13 jjamvier- 15 décembre : à Pierre Le Maisre, entrepremeiur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il fait à l'Orangerie (21 p.)............. 132031
13 janvier-5 may: à Gérarp Marcovu, entrepreneur, à compte de ses ouvrages de maçonnerie dans le jardin
de Versailles (10 p.)......... ee ie sh TEL BDonNt 2 juin-28 juillet : à luy, sur ses ouvrages de la Salle de-bal (3 pass dément eat Es Jos ane ‘8900
20 octobre-3 novembre : à luy, sur les piédestaux et
| autres ouvrages dans le jardin (2 p.).........2388#
TS En
ane cn nee RE es 2 ES
20 octobre-3 novembre + à luy, sur les bancs de pierre qu’il pose dans les cours et autres ouvrages dans le\chasleah (a. pi)... 14 Jebaubur Lie 600808
1 décembre : à luy, pour menus ouvrages faits à la Surintendance en septembre et octobre. ........ a5ott
2h febvrier-2 juin : à Noër, entrepreneur, à compte de ses ouvrages de maçonnerie du petit pare ... 1000
13 janvier-8 septembre : aux nommez Rossiexoz et Bapy, entrepreneurs, à comple des ouvrages de maçonnerie qu’ils font pour le réservoir de Trianon (15 p.).. a. pr SD dou à 42 le agite © rente) 00 DR
19 may-2 juin : à eux, sur leurs ouvrages de: maçonnerie pour la pépinière de Trianon (2 p.)..... 5ooott
13-27 janvier : au nommé Pouirier, entrepreneur, à compte de ses travaux (2 p.)............. 20008
28 octobre - 1° décembre : à luy, sur l’aqueduc pour escouler les eaux de lestang sur le chemin de la Ménagerie dans le canal (4 p.)................... 980ott
20 octobre-1". décembre : à. Jacques Mazière et Pierre Bemçsrow, à compte du transport de la porte du pet parc, proche Saint-Cyr, du logement du suisse et de augmentation des murs (4*p.).......... 1600
5 may: à Nicoras Le Joneceur, à compte de l'aire de ciment qu’il a faite au-dessus de l’érangerie à Versailles. PR RO NE PRE ou.
19 may : à luy, pour payement de ses ouvrages et du ciment qu’il a employé à rétablir le chesneau au: bas de l'Arc de triomphe au petit pare. .......... 8144 6°
19 juin 8. septembre : à luy, sur l’aire de ciment de la Salle du bal (5 ps)... hit LiDE
22 septembre- 1° décembre : au s° Ouive, entrepreneur, à compte de l’aqueduc qu'il a fait pour. passer les eaux de pluye sur le nouveau chemin qui se fait pour aller sur la coste de Satory dans le petit pare (2 p.).... opté edge a Dada state OM MS to DR IS Re CO
10 febvrier- 17 novembre : au nommé pu Buisson, carreleur, à compte des réparations qu'il fait au chasteau (Pelé eh tèie el eh sh s it es 48908
13 janvier : au nommé Vincenr, pour 14.thoises cubes de moilon qu’il a fourni pour paver l'entrée: de la cour des Malblots huge eh he de due hs aol
3 mars : à JueLue et autres plastriers, pour le plastre qu'ils ont fourni pour les modèles-de la Colonnade: au pelié.paposh eh om ait ne aus auto
30 juin : à Géraro Marco, pour les ouvrages qu’il a faits pour faciliter l'entrée du bloc de marbre pour ie dessin de la-Piramide:. 2,44 ,.,4j:.44914#3;
28 juillet- 17 novembre : à luy, pour réparations de maçonnerie faites sur divers endroits du. chasteau, de
juillet à novembre, y compris 2008 pour ses équipages Da AL, aus do dus bin 28358 6
22 septembre : à Pazuar, pour sept tonnes de vergelé qu'il a fourni pour âchever des encognures du réservoir de Prianon hdi 3. hu bis un Le si5alt 45°
25 aoust-15 décembre : à Denis Anseau, chauffournier, parfait payement du ciment et de la chaux qu'il a fourni pour poser les goulettes et les marches de la Colonnade de Versailles (3 p.)............... 1904
6 octobre : à luy, pour la conduite de grais qu'il a fourni pour baisser la soupape de la conduite qui va du réservoir du Chesnay à Roquancourt et le rétabliésement des joints de ciment des bassins de la Ménagerie: 320t
Somme de ce chapitre .... 201744# 10°
OUVRAGES DE TERRASSE ET.DE GLAIZE
3 novembre-15 décembre : à Pierre Le CLerc, dit Prrre, à compte de transport de terre glaise fait sur le chemin de Saint-Cyr dans le petit parc (4 p.)…. 2788
8-22 septembre : à Baraizze, terrassier, à compte pour le transport de terre qu’il fait pour dresser les allées au pourtour du réservoir de Trianon (2 p.). :1 19
3 novembre- 15 décembre : au nommé Garzram, terrassier, à compte pour les bonnes Lerres qu'il transporte dans le petit jardin de l'Orangerie (2 p.).: 4h1tt 10°
13 janvier- 15 décembre : à Couinor et consors, jardiniers, à compte du gazon et treillages qu'ils ont em-. ployé dans le petit parc (5 p.)...:......,... 2800
7 avril-20 octobre : à eux, sur les recoupes qu'ils posent el battent dans le jardin de l'Orangerie (13 p.). OR NSC A NTS ADR CRÉES EEE SE NPEN ARR 18700
25 aoust : à eux, sur le treillage de la Colonnade Ml TS NIQUE LRU: DH an lait tas Le il Booît
15 janvier-28 juillet : aux nommez Parippes Bsreur et BeLor, terrassiers,: sur leurs transports: de terre à l'Orangetieftbipa)e 243 26h di ave 14, laa800tl
13 janvier-21 juillet. : à Fouquer, terrassier, pour le parfait payement de 67744 à quoy montent ses ouvrages au réservoir de Trianon (11 p.)..........,. 38944
13 janvier- 18 septembre : aux nommez :Durann et Larorée, pour parfait payement de 131724 16° à quoy montentdes glaises par eux fournies aux trois bassins de devant et au-dessus de l’orangerie de Versailles, et les ouvrages de conroy du réservoir de Trianon (13 p.).... Hs RUES 24 Re da dut 146 all él
25 aoust-20 octobre ::à eux, parfait payement pour neltoyement de 3021 thoises aux deux réservoirs dn Chesnay et ÿ avoir répandu des sables, à 11° la thoise CR ER ORNE ERA SRG 1
20 octolbre-34 novembre : à eux, parfait payement du rétablissement du conroy autour desd. deux réservoirs Spice. ot 10341 9°
15 décembre : à eux, pour le payement du transport
CCC CRE ve
des conduites de 8 pouces pour la Colonnade, de la tranchée pour les poser, et de la glaise relevée et rétablie au bassin ile bachusi). 4 Mmes ph unie Root
2 4 novembre -15 décembre : à Pierre Le Ccerc, dit Prrre, terrassier, pour ses terrasses pour la prolongation de la pièce des Suisses (3 p.).............
13 janvier-3 mars : au nommé Remi Jason, terras-
sier, pour le parfait payement de 73ot 8° 9° à quoy montent les ouvrages de terrasse el le gazon qu'il a posé autour de la pièce des Suisses (2 p.)..... 330oû 8° 9° 7 avril-11 aoust : à luy, parfait payement pour les bonnes terres qu’il fait porter pour chausser le pied des arbres de l'allée au long de lad. pièce du costé du Potager (61200 HE CESR ESS ES TRES 722 10° 8 septembre : à Iuy, pour le payement d’un fossé qu'il a fait pour l’escoulement des eaux des allées au- 184 15°
à luy, parfait payement
dessus de la pièce des Suisses. . ....
3 novembre -1°%* décembre :
du gazon qu’il pose sur les glacis à costé du chemin audessus de la pièce des Suisses (2 p.)........ 5631 4°
3 novembre : à luy, pour les ouvrages qu’il a employés à dégorger et rétablir les pierrées autour de la 634 0° 81
10 febvrier-21 avril : au nommé Roze, terrassier,
pièce des Suisses au petit parc ...........
parfait payement des bonnes terres qu’il transporte au pied des palissades, à costé de l'Isle Royalle (5 p.)..... 15818 19°
2/4 mars : à luy, payement des terres qu’il a enlevées dans l'allée au long de l'Arc de triomphe pour faire la CROUMRSS CO AVES rite de met 2464
... sons tot ses
5 may : à luy, payement du régallement de terre qu'il a fait dans l’enclos derrière le jardin de Trianon,
pour y faire une pépinière. .............. 2574 5° 19 may: à luy, pour le fossé qu'il a fait autour des glacières, proche les moulins de Clagny......... 81
16 juillet : à luy, pour les terres qu'il a fouillées et
‘ transportées hors de la Colonnade et des bonnes terres qu'il y a transportées pour planter des ifs au pied des (roiapes he NB rde et alu T aol 14 aoust-8 septembre : à Juy, parfait payement des mauwaises lerres qu’il enlève des jardins en rampe de Triamon et des bonnes terres qu'il fait porter en Ja place 25 aousl : à luy, pour plusieurs fouilles et transports :iva00t a pt
S set LRO
de terre faits à l'orangerie du chasteau..
8 septembre : à luy, pour les terres qu'il a enlevées de la Colonnade pour y mettre des recoupes et au long du chemin devant l'Orangerie. ......... 439% 11° 4
27 janvier -8 septembre : au nommé Jason le jeune, terrassier, parfait payement des bonnes terres qu’il transporte dans les rigolles au-dessus de la pièce des Suisses (Op)... ON RE SOIN ER RRR AE O OO AT
21 avril: à luy, pour les bonnes terres qu'il a fait transporter pour planter les ifs autour des fontaines dans le cabinet au hault des rampes de Latone. 2478 10°
8 seplembre-1° décembre : à luy, pour les terres qu'il fouille pour faire le chemin au-dessus de la pièce des Suissés (à Dh. PLUG SR ERA RES ST
a juin-16 juillet : à Dexesnes, terrassier, parfait payement d’avoir défriché 4 arpens 94 perches de terre dans la pépinière de Trianon (3 p.)....... 947 1a*
20 octobre-3 novembre : à luy et Duvaz, parfait payement des tuiaux qu’ils tirent dans l'aqueduc sous l'aisle du costé des réservoirs et du transport desd. 223 10°
17 novembre : à eux, pour avoir arraché les herbes, nettoyé et enlevé les lerres qui estoient dans lavantcour du:Chastequene es more RE MR T8 0H
TUNNEL RAS ARENURNR PR MORE VE S PO QR
À eux pour les tomibereaux et journées d’hommes qui ont transporté des sables dans l'allée à costé du canal proche la grille du costé de la Ménagerie pour remplacer celles que la ravine d’eau avoit emportées. . .. 83H 10°
15 décembre : à eux, pour les terres qu’ils ont transporlées sur l'allée de la croisée du canal vers Trianon duicosté de Versailles... 48 mai cr got
À eux, pour labours de terres dans la pépinière de Trianon Ne ANR EEE RL COCA EG"
13 janvier : au nommé Berçer, lerrassier, pour plusieurs ouvrages de terrasse qu’il a faits dans le jardin depuis le 24 décembre dernier............... 34h
27 janvier : à Micmez Fevirrasrre, dit Laroresr, terrassier, parfait payement de 5723h 13° 4° pour transports de terre par luy faits au-dessus de la pièce des Suisses ho 23° 4° À François Durawr, terrassier, pour le rétablissement
au petit parc.’ à 08e RAR SQUARE
du conroy qu'il a fait au long de la pièce royalle, du costé de l'allée du jeu de longue paulme..,....... 78tl°
10 febvrier : au nommé Roze, autre terrassier, pour les terres qu’il a enlevées de devant la porte de l’Orangerie du costé du Labirinthe...,....... 176 11° 8°
oh mars : à Houer, autre, parfait payement de 417 2° à quoy montent les enlèvemens de terre par luy faits de l'allée du jeu de longue paulme hors le jardin de AAC LE D
Versanlles tasse Are OMASE
ESP
21 avril : à Deskeswe !, autre, pour avoir régallé les terres du bout de l'allée du jeu de Hongue paulme, 125 19 may : à luy, pour plusieurs fouilles et transports de terre qu'il a faits dans le jardin de Versailles. 1 14H À Ménace, jardinier, pour parfait payement de 2017 14° 6° pour les treillages d’eschalats et ouvrages de gazon par luy faits en plusieurs endroits du petit parc et de la Méragerie.…. .,. 444... 2.1,178 20808 2 juin : à Lacanne et Yveuin, pescheurs à Saint-Cloud, pour 601 muids de sable de rivière qu’ils ont tiré pour Versailles: :, 225200 A AN MP QUE 25 RL à à 30 juin : à eux, pour avoir tiré de la rivière 341 raüids de sable si UT ARE SE DE SE 698 8 septembre : à eux, pour 1080 muids 3/4 de sable. Re RTE ER NE AS ES SIRET OMR 2-16 juin : à Gervais et consors, parfait payement de la voiture de 601 muids de sable de Saint-Cloud à
Versatis (op Lt Re RE at eo 30 juin : à eux, pour la voiture de 341 muids de sabiet PR RME QLANIRE Ne FERA AUS ts GA ON
16 juin : à La Fzesoue et Conpé, pour avoir fauché les herbes des bassins de l’Isle royalle et d’Apollon. 27 28 juillet : à Pourain, terrassier, pour 120 thoises de long de tranchées pour relever les deux conduites de plomb de 5 pouces qui sortoient du réservoir de Trianon pour faire les effects d’eau................... 3oû 8-22 seplembre : à Lerevre, voiturier, et consors, parfait ‘payement de 1298 2° pour les 1080 muids 3/1 de sable qu'ils ont voituré de Saint-Cloud à Versailles (ARNO ARORS US MUR SOS EN SAS" 0 20 octobre-3 novembre : à GarzrarD, autre, pour
plusieurs petits toisez de transport de terre qu'il a faits
a l'Oranphne (a ps). NE RIT 6 go 19° 2° 17 novembre : à Hacuar, terrassier, pour avoir transporté et régallé les terres provenant de la fouille de
l’aqueduc depuis le chemin de la Ménagerie au canal .. UNS He EAU A PR ES Re PTT À CL
Somme de ce chapitre... 91334 3° 11°
ah febvrier : au nommé Girarnin, charpentier, à compte des plattes formes qu’il a fourni pour mettre sous les massifs des treillages des rampes de Latonne. ,
MTS AA ONE AR LE COR ES ORNE 36 ait
20 octobre - 1° décembre : à AuGé, charpentier, pour le rétablissement de la charpente du petit berceau des orangers sur le parterre de Frianon (2 p.)...... 27oft
! Ou DESQUESNES.
21 avril-9 may : à Mazer, charpentier, à comple des plates formes qu’il fait poser sous les murs de douve du réservoir de Trianon (2 p.)....:............ 1800
5 may-2 juin : à luy, sur le bois qu'il a fourni pour les vaisseaux du canal (2 p.)..............., G6oot
21 avril : à Porace, charpentier, pour avoir posé les plattes formes sous les murs de douve des bassins audessus de: l'Orangerie.................. 98% 6° 8"
5 may : à luy, pour la façon du pont qu'il a fait pour descendre dans le réservoir de Trianon el des chantiers pour porter les conduites de fer dans les aqueducs. .
2 juin : à luy, pour avoir calé et relevé les conduites de fer dans les aqueducs au long du chasteau et autres DNNTAPES 4 sde aires. ROUE ASE AAQE .. 88h
16 juin : à luy, pour plusieurs pelits ouvrages de charpenterié qu'il a faits. sise. nn en sans: Aa
11 aoust : à luy, pour la façon des gradins de charpente qu’il a faits pour mettre les bustes de marbre dans les magasins du s° Ducnmon........... 1911 19° 6%
6 octobre : à luy, pour avoir élevé par deux fois sur son pied d’estal la figure de marbre du Roy, de Dessan- DINSL NI Se Li SE) d'en ei GRR Ro e date ro FOOD
16 juillet : à Parczrarr?, machiniste, pour son payement d’avoir monté et dressé les deux échafaux des salons des bouts de la Gallerie .............. 9951 5°
À luy, pour son paiement de leschafaux qu'il a fait el dressé dans le cabinet de Monseigneur, pour servir au S MIGRARD ne St na te To
17 novembre : à luy, pour avoir démonté lesd. échafaux et les avoir rangés au magasin......,.,.., 66H
16 juillet : à Aucé, charpentier, pour avoir démonté et transporté hors du jardin les bois du couvert du petit herééair de Frappe Dont
16 juin : à Girarnin, dit Le Boureuiexon, charpentier, pour son payement de vingt-huit pontons qu'il a tiré dans le canal et dans la pièce des Suisses.., 476
Somme de ce chapitre... .. 4684 13° at
MENUISERIE
13 janvier -1°* décembre : à Esrienne Carez, menuisier, sur ses ouvrages au chasteau (10 p.)..... 7600 11 aoust-1* décembre : à luy, à compte des croisées de la grande orangerie.................... 9h00f 25 aoust : à luy, sur ses ouvrages à la petite gallerie dur Chastoan {2 ST PSS See Rte Br goût 16 juin-1* décembre : à Ducors, menuisier, à
2 Qu Payarr.
IMPRIMERIE NiTIONALE,
compte de ses ouvrages à la Ménagerie et à Trianon Cape nie dal ae mess nnh Hibee anse 700!
29 septembre -17 novembre : à CLasse, menuisier, à compte du restablissement des couverts qu'il fait « dans la pépinière de Trianon (3 p.)................. 7ooû
10 may : à Esrignne Carez, menuisier, pour leies planches de sapin qu'il a fourni pour les pontons du cæanal de Var Me Ne ET RE ent NE RO 5'
19 may : au nommé pe FLanpue, autre, pouur fourniture de bois et journées d'ouvriers qu'il a emploloyé aux tendelets de la Dunkerquoise et à la chaloupe quee M. pr Lawéeron a fait faire sur le canal............... 6oh
2 juin : à Jeax pe Roexe, menuisier. pour 888 tringles de bois pour entretenir les treïllages des ranmpes de LR Ne se dense 2 aout HU
16 juillet : aux compagnons de pu Cons, mernuisier, pour les journées qu’ils ont travaillé à faire des t«ablettes et tables dans les serres de Trianon, depuis le 117 juin derfions: mas ut ain the Lions ii an tsiaoft
28 juillet : à ne FLanpre, menuisier, pour trentite Journées qu’il a travaillé à faire les tréteaux et les { gradins pour servir aux peintures de la gallerie et auttres ou- Nr ei fe nelie sonate Gott
Somme de ce chapitre .,.... 128797h E5*
SERRURERIE
13 janvier - 3 novembre : au nommé Rocer,, serrurier, sur ses ouvrages au chasteau (5 p.)...... 9100f 27 janvier-21 avril : à Gopiexow, serrurier, à 1 compte du gros fer qu’il a livré pour les treillages des ranmpes de Latonne au jardin de Versailles (3 p.)........ 10001 21 avril; à luy, sur les machines pour mettree sur les ChHemnitiées du Chadtelt. . : du Ro eau eue ct 100N 3 novembre : à luy, sur ses ouvrages de serrurrerie au CESR OT SR RS ARR ad ee het JBON
16 juin : à Cnocquarr, serrurier, à compte dees équipages de fer qu’il fait pour les soupapes et fontaaines de DÉRADEnte Ed na deu sa um DOÛN
27 janvier-21 avril : à Le Roy, serrurier, à : compte du gros fer qu'il a livré pour les lreillages des ; rempes de Hétoone Gp) ie enclin. eres OON
21 avril : à luy, sur ses ouvrages de gros fer aau chas- Éo jandn nl a 1008
28 juillet-11 aoust : à luy, sur les treillagess de fer qu’il fait pour la colonnade du petit parc (2 p.).-. 600
17 novembre : à luy, sur ses ouvrages de serrrurerie aux büstimiens du canal... 20e 261200
97 janvier-19 may : à Taomas Vazceran, serrrarier,
à compte du fer qu’il a livré pour les treillages des rampes de Latonne (5.p.)...,..,1:4.4,:,,4.11800t 16 juillet : à luy, sur les crampons de fer qu’il fournit à da Salleidaubalr.ss at et Gr ce SO 16 juillel-11 aoust : à luy, sur les treillages de la Colonnade:( 3e ei Me 650ot 6 octobre : à luy, sur la serrurerie qu'il fournit au chasteause à 504 0 RESTES 0 Gt 17 novembre : à luy, sur celle qu'il fournit pour le jardinet l'Oranperie, xs nbcude sf teint 2008 15 décembre : à luy, sur la ferrure des portes cochères à costé de l’Orangerie.. ......,.,...... 200N 10 mars-21 avril : à Hrgrosme Lavieux, dit Tourousain, à compte du fer qu’il a livré pour les treillages des rampes/de Latonihe (a p.624... 00 21 avril : à luy, sur le gros fer qu'il a fourni en boites et clefs pour tourner les robinets, et du vieux fer qu'il a façonné pour les fontaines. ............... 300 19 may-15 décembre : à luy, sur la serrurerie pour les barrières et les regards des fontaines du jardin (3 p.) HR eat et ANUS 08 16 juillet-11 aoust : à luy, sur le fer qu'il fournit pour les treïllages de la Colonnade (3 p,)...... 65of 7 avril-16 juin : à Corneizze, serrurier, à compte des balustrades qu’il fait pour le vaisseau et pour la galère (9/p er Neige Dent sut: cRODE 11 aoust-22 septembre : à luy, sur ses ouvrages de serrurerie aux portes et croisées de l’Orangerie (°2 p.).. a Lee Ve Re LES 1600 20 octobre-3 novembre : à luy, sur les ornemens de relief pour le restablissement des balcons de fer du chas-
tea (ap) .4e 3. dmasienteéte ARR, Boni.
21 avril : à. FENEz, serrurier, à compte des clouds et pattes de fer qu’il a fourni pour le jardin et pour le chastdaih ni, LE RS den Mat al. ali ciec L: DO
17 novembre-1* décembre : à Lucas, serrurier, sur les ouvrages de gros fer qu’il a fourni pour les treiliages du jardin (ap)... 4. apevee se enr 11008
19 may-1* décembre : à Micnez Hasré l’aisné, sur les grilles de fer qu’il fait pour la fermeture de l'Orangerie. {48 pébu. + éviges eV eee ve à intimes geo
16 juin : à Le Roy, serrurier, pour la ferrure de douze affus de canons de vaisseaux... ......... 180
À Doror, autre, pour les ouvrages de serrurerie qu'il a faits aux vaisseaux en 1685......... 1994 4°
6 octobre : à Pierre Mamie, autre, payement du gros fer qu'il a fourni pendant les quatre premiers mois 1086 Shen LES ln RO RS Te eee"
ET On
VITRERIE
13 janvier-17 novembre : à Cuarces Janson, vitrier, à compte de ses ouvrages (14 p.)........... 5600 24 febvrier-17 novembre : au nommé Lesrinouze, vitrier, à compte de ses ouvrages au chasteau (8 p.)... SORT RS UE RER EE ii Aid 1e RER
Somme de ce chapitre.......... 8950
PLOMBERIE
13 janvier-15 décembre : à Jean Lucas, plombier, à compte de ses ouvrages (18 p.).......... 24600
OUVRAGES DE CUIVRE ET DE FER
13 janvier-22 décembre : au nommé Le Necre, fondeur, parfait payement de 962! pour les bandins de fonte dorée d’or moulu qu'il a fait pour la gallère CapManssdeedaraliote inde na unes mets hGoû
16 juillet : à luy, sur ses ouvrages de crampons et de gonjons de cuivre pour tenir les ouvrages de marbre dans eh Net eue un id + MO ON
24 febyrier-21 avril : au nommé Le Moyne, fondeur, à compte de deux nouvelles soupapes qu'il a livré pour les nouvelles fontaines du petit parc (2 p.). 80ott
21 avril : à luy, sur les tirefonds pour la Colonnade et chevilles pour porter les armes des gardes du corps. des ALU et dd di O0
16 juin-20 octobre : à luy, sur les robinets et ajustages pour les fontaines (9 p.).............. 700
25 aoust : à luy, sur ses ouvrages à la Colonnade et aux rampes de l’Orangerie................. 1500
10 mars : au nommé Le Lour, fondeur, à compte de 31864 pour deux robinets, dix-huit soupapes et six
! En regard des ouvrages de cuivre se trouve la note suivante :
Du 29 juin 1686, ordre au s° Fossrer de délivrer 25300 livres de potin, sçavoir : 6300 livres à Drouzter, lesquelles luy ont esté passés en compte dans son mémoire arresté le 31 mars et dans celuy du 3 aoust 1685;
A Le Moyxe, 7500 livres, qui luy ont esté passez en compte dans un mémoire arresté le 14 avril et dans celui du 7 juillet 1685;
À Le Loup, 5500 livres, qui luy ont esté passez en compte dans un mémoire arresté le 31 mars et celui arresté le 18 aoust 1685;
Et à la veuve Le Marre, 6000 livres, passez en compte dans le mémoire arresté le 31 mars et celui arresté le 3 aoust
Le tout en exécution d’un précédent ordre, signé le 22 aoust 1684, qui ne porte que jusqu'à 24 milliers, cy, pour Mémoire.
| coudes qu'il a fondus pour les fontaines des jardins
RTS ARR OUT SNL SR RER 00e LM TTC
5 may : à Drouizuier, fondeur, à compte d’un robinet d'un pied qu'il a fourni pour la fontaine du parterre au- bas de l’Orangerie.….....:.:..:1.2, 5oott
Somme de ce chapitre. ........ hg29t
CHARPENTERIE ET CORDAGES POUR LES VAISSEAUX DU CANAL
13 janvier-2 juin : aux charpenliers et menuisiers qui travaillent à achever le vaisseau de M. pe LanGgron CR RUN SPC PCT MAR PA NAN PTS 1666 8° 9°
13-927 janvier : aux serruriers qui ont travaillé à lad. gallère et au vaisseau sous le s° Cuaserr (2 p.)....
D es ee à br nue FR PRR RAR à 25oh 5°
13 janvier-92/ mars : au nommé ALLIER et consors, parfait payement de 1700 à quoy montent tous les ouvrages, tant de charpenterie que de menuiserie, par luy faite (Hi du M Se SRE El rare QE 2 1600!
2h febvrier-19 may : au nommé Rousseau, cordier, parfait payement des cordages de chanvre qu'il a fourni pour lad. galère du canal (3 p.)........... 69h 3°
30 juin : à luy, pour son payement des cordages de chanvre qu'il a fourni à lad. gallère.. ......... 1234
2 juin-17 novembre : à luy, pour parfait payement de 674# 10° à quoy montent 1349 livres de cordages de soye qu’il a fourni pour équiper lad. gallère (3 p.)....
Re NE TU eur LS RE VAE Bah 10°
Somme de ce chapitre .... 48581 16° 94
COUVERTURES
17 novembre : à Esrienne Yvon, couvreur, pour les ouvrages qu'il a fait pour rétablir les combles des cabtnets des bains d’Apollon et de la soudure qu'il y a em- | CONS MARNE ARE En MEN 0 à EX «Et on dt
DIVERSES DÉPENSES POUR LES VAISSEAUX DU CANAL
13 janvier-25 aoust : à Boucæancar, marchand de soye, pour parfait payement de 11391 15° pour le fleuret cramoisi et aurore qu’il a fourni pour les cordages de la gallère (9 p.)............. 103914 15°
13 janvier : aux s° Le Brux, marchands, pour vingt pièces de coutil qu’ils ont fourni pour idem . .... 300t
27 janvier - 3 novembre : au s° Lassé, pour remboursement de pareille somme qu’il a payée pour dépense faite pour lad. gallère (5 p.)........... 2171 0° 6°
27 janvier : à Pousse?, tapissier, payement de vingt-
? Ou Povsre.
six petits matelas qu'il a faits pour les bancs de la gallère
A ER ASS NAS Satan 464 9° a juin: àuy, pour les fourreaux de toile boucassinée pour les bancs de lad. gallère. .......... 8941930
27 janvier : à Bernan», carrier, et AuLoupre, voiturier, payement de 6 thoises 1/2 de moiïlon pour le pavé 1304 10° À Tirezze, paveur, pour le pavé qu’il à fait idem... . 1331 9° 17 febvrier : au s° Marris, remboursement de la
qui conduit aux baraques des matelols...
somme qu'il a payée pour étoffes, fournitures et façon d'habits pour 31 mariniers de rames servans sur le
Caine LA aa nets FRERE 1080h 7° 6° ah febvrier : à luy, pour la façon et petites fournitures des habits de gondoliers vénittens. ........... 144K
À Decazeu, marchand, pour les boutonnières et boutons d’or qu'il a fourni pour les habits des gondoliers MÉDAENS AN Re Le LE NE Ps. 24154 9° 9°
2=30 juin : à luy, parfait payement des galons, agrémens d’or et houpes, qu'il a fourni pour les habits des comites, sous-comites, sergens el matelots(o p.). 15911
>h febvrier : à Danrecourr, autre marchand, pour son payement du brocard or et argent, damas de Gennes
et autres étoffes qu’il a fourni pour lesd. gondolliers. . . .
2 juin : à eux, pour 143 paires de bas escarlate ct
bas de soye d'Angleterre pour lesd. gondolliers. . . .
pr LIEU 1: FRASRONNINERANRT SAERAEPREERESRTE 534 10 mars : à Fourquoy, marchand, pour goudron, pois, suif et autres fournitures pour les vaisseaux du CRAN à da ANAL ARE S Vespa 0934 A Rixquer, charron, pour bois d’orme qu'il a fourni pour les affus des canons du vaisseau nouvellement con-
3331 9° A Cucu, cordonnier, pour six paires d’escarpins et six
CTTUAT ISUT Je CANAl, 2. LMP A PEUT ARTS RSS NS
paires de mulles en forme de galloches fournis pour les
six derniers gondoliers vénitiens.… . ........... 1900 7 avril : à ps FLanpre, menuisier, pour la façon d2 douze afus pour les canons du vaisseau . ....... 108
28 avril-19 may : à Jean Souserez, dit Le Béarnais, cordonnier, pour 140 paires de souliers qu’il a fourni
28 avril : au s' Henry, trésorier pénéral des pallères 8 8 ;
pour. les matelots du canal (® p.).............
pour remboursement de pareille somme qu’il a payé», tant pour cinquante rames façonnées et peintes qu’autres menues dépenses pour la gallère dud. canal.. 2407h 1 0°
19 may : à Dupux La Morrs, pour 7 onces d’outremer
qu'il a fourni pour peindre le vaisseau . . .... Fa
À Le Roy, touraeur, pour ouvrages de bois tournés POUR EN ERREUR nes 1784 19° 2 juin-16 juillet : à Couranv!, marchand drapier, pour étoffes qu’il a fourni pour les habits des comites, sous-comites et matelots (2 p.).......... . 19984 8° 2 juin : à Brion, marchand linger, pour toile qu'il a
fourni pour 180 chemises et 180 callesons pour les
Mesmenst si IMARNEE PEN Ste pee ne 9914 6° 1° décembre : à luy, pour 239 aunes de treillis qu'il a fourni pour la tente d’hiver pour la gallère. 1974 4° 2 juin : à RecnauD, autre marchand, pour 280 cravattes de mouseline pour les matelots ......... 280! A Ricuer, pour 294 aunes de ruban pour nouer les cheveuxidesdmatelotss rose APN se 38 9°
2 juin-16 juillet : à Usirre, tailleur d’habits, pour la façon et fourniture de 140 paires d’habits pour les
matelôts (2 p:): 4414 ARS LORS M ÉRREE Re 8/0t À Garexri, pour 140 paires de boucles de cuivre doré et façon d'argent pour idem ............... Ga 3° À Fremix, marchand épicier, pour l'outremer et laque de Venise qu'il a fourni pour la gallère. .... .:. 7364
À la dame Miroir, pour la façon de 180 chemises et 180 Callesons pour lesd. matelots.. ........... 174 28 juillet : à Cararer, Suisse ,-pour avoir blanchy des cravattes, chemises et calçons pour les matelots, depuis 160 6°
3 novembre : à Crisrran, Suisse, pour avoir blanchy
le 2 juin jusqu’au 91 juillet . . ... ENNT AMER ER
les cravattes, chemises et: calleçons des soldats el mari- 1 544 16°
30hgott 19°
niers du canal jusqu’au dernier octobre... ..
Somm? de ce chapitre... ...
DORURE
13 janvier-15 décembre : au nommé Rogirrarp, pour ses ouvrages de dorure au feu pour le chasteau (optio ie Tr ana EE PAS 5754 9° 6°
31 avril-28 juillet :-à Dominico Cucey, fondeur, sur les six fanaux qu’il fait pour le vaisseau el pour la galfore Op) es RS NS Da Don
25 aoust-17 novembre : à luy, sur les réparations el mennes fournitures des ouvrages de bronze de tous les grands et: petits appartemens du chasteau (3 p.). 1100
25 aoust-6 octobre : à luy, sur les sept bordures des tables de bronze doré qu'il a faites pour les tables qui sont venues d'Italie (3'p.}:................. gooï
23 septembre-20 octobre : à luy, sur la ferrure de bronze doré pour les portes de lantichambre du Roy à la gallerie (a pi Me ane taxe oRon
l Ou Cocrar.
PP EU RE SE RES CEE EEE EEE
10 febvrier-27 novembre : à Guizraume Desoziers, peintre et doreur, à compte de Por dont il fait provision pour employer aux ouvrages qu’il a entrepris au chasteau.. ..... PS AN ete à nn 0 AUTO OU
7 avril-16 aoust : à luy, sur ses ouvrages au vaisseau el à la gallère du canal (7 p.)............. h3oo
25 aoust : à luy, sur ses ouvrages à la corniche de la pétiié pales ie ain PDA Sono
19 may-17 novembre : à Cuaizror, peintre, parfait payement de 31384 8° pour ses ouvrages de verni, façon de bronze, aux fontaines des Quatre Saisons et autres en-
droits Œu'pare (7 pi) eme Ha ee PONT ON Somme de ce chapitre ... 28799 19° 6°
GROSSE PEINTURE
34 febvrier-1* décembre : à Jean Jamaur et Louis Rocuër, peintres, à compte de leurs ouvrages de grosse peinture au pelit parc et en divers endroits du chasteau (Fa PORCE TERRE DRE RAN A ANT SMS UE Oe
PEINTURES
ô janvier-11 aoust : au s° Micnar», peintre, à compte de ses ouvrages pour la nouvelle gallerie de Versalles (OP Doha nanis ne eee a a MODO Nota. H a reçeu 15000 pour son parfait payemert, par ordonnance de fondz libellé du 1°° octobre 1686, lesquels font, avec 18000 qu'il a cy-devant receus, DA O0 ON ENT Le D Me tte ..... Mémoire.
10 mars-7 juillet : à Parocez, peintre, à compte de sept tableaux qu’il a faits et posez dans l’antichambre du 10Y.à. Versions, (a pé)iice à arrete eee » > vues st MOOOÙ 6 octobre : à Pazuer, peintre, sur la dorure des ornemens de stuc du platfond du sallon du bout de la grande galerie du Roy, du costé du grand appartement de S. M. ER, Re A A PE PR Le a TOO 21 avril-20 octobre”: aux peintres qui ont travaillé sous le s° Le Brun aux tableaux pour les platfondz des sallons des boutz de la gallerie depuis le 2 janvier jusqu'au 13/080bre (41: p.)...s, 0. 5.0 Solatt of 13 janvier : à Francar, peintre, pour avoir peint en grand et rehaussé d’or le dessein d’une croisée de la petite gallerie du Roy avec les guichets. ......... 1004 19 may-1* décembre : à Pazzer, peintre, pour son payement des journées d'hommes et drogues qu'il a fournis pour le restablissement des tableaux du cabinet de S. M., depuis le 15 aoust 1685 (2 p.)... 12684 3° 20 octobre-17 novembre : au nommé Le Movxe, Troyen, peintre, à compte des ouvrages de peinture
qu'il fait sur les panneaux du lambry du cabinet de Mon-
seigneur le Dauphi (9 ph... 8oott
Somme de ce chapitre ..... 2g810f 12°
SCULPTURE |
10 febvrier : à Pagnre Mazeuwes et Noez Jouvexet. sculpteurs, à compte des deux guirlandes de plomb qu'ils font pour cacher les jets des deux bassins des Couronnes à Versailles nds milatit: AN NO LC, 2HMaaON
29 aoust-8 septembre : à eux, sur les ornemens de stuc qu’ils font au platfond du cabinet de Monseigneur Gaupt he Merise NN are ir dont
6 octobre-1* décembre : à Carrisri, sculpteur, à compte de la sculplure de la grande gondole (9 p.)... RS CRUE LE Er du Chfie abri PU 9 ON
17 novembre-15 décembre : à Carrier le fils, autre sculpteur, à compte des ornemens de coquilles et glaçons qu'il fait sur les socles de marbre pour porter les figures dans les Bains d’Apoilon (2 p.).............. 5oot
6 octobre : à Lecrann, sculpteur, à compte de ses ouvrages pour les portes de l’antichambre du Roy. 200
13 janvier-21 juillet : à Lecerer et Durour , scuipteurs, parfait payement de 30264 11° pour les ouvrages de sculpture des vaisseaux du canal (5 p.).. 2026 11°
8 seplembre-3 novembre : à Drouizzy, sculpteur, à compte de la sculpture et ornemens de marbre qu'il fait aux terrasses, sous les groupes des Bains d’Apollon CD RE Re ae 650oft
13 janvier-7 juillet : à Sanrier et Baprisre, sculpteurs, parfait payement de 3082 pour les ouvrages qu'ils ont faits aux barques que M. »£ Lanxceron fait construire sur le canal (5 p.)............... 1589
8 septembre : aud. Sanrier, pour parfait payement de 3501 à quoy montent ses ouvrages du rétablissement des ornemens de sculpture des vaisseaux, jaks et barques dd ARR ten di ee NU Re ee NT TAN
13 janvier-30 juin : aux nommez Carrisri et Briquer, sculpteurs, à compte de leurs ouvrages à la gallère ES be lune. dau de Mer UE DEN en)
30 juin : à eux, sur leurs ouvrages aux tendelets de la Dunkerquoise et à la chaloupe de M. pe Lanceron. ..
DR A EVA D A à PM PRE A RNE PA 200!
10 mars : à Françors Fonrezze, sculpteur, sur les ouvrages qu’il a fait au chasleau et petit parc. .... 200ft
13 janvier : à Benran, sculpteur, sçavoir : 138 8° pour son payement d'ouvrages de sculpture qu’il a faits
Voyez plus loin pour les ouvrages de sculpture du parc,
en divers endroits du petit parc, et 100 par gratificca- Le RE NE RE TE NA guette 23841 8°
17 febvrier-10 novembre : à luy, pour son payemeent des journées d'ouvriers et ouvrages de sculpture par Huy faits à la Colonnade et pour réparer les vazes du peetit pancGs D. ude fi us LEE AR 7 4 5586 14°
19 may : à Lancuors et consors, autres, pour le payyement des masques de bronze qu'ils ont fourni pour îles piédestaux des fontaines de marbre des bosquets. 1220!
30 juin-1* décembre : à Fonreuze, autre, pour: le payement des journées que luy et son fils ont employeées au rétablissement des combles des cabinets des Baains d'Apollon (a phase t.s du Haha 1474 110°
22 septembre : à luy, pour son payement de plusieurs petits ouvrages de sculpture qu'il a fait dans le jardim. . PORTES Es eo ds Dali Opoit
25 aoust : à Durour, pour la sculpture d’un montéant de chambranle de la porte de l'appartement de M.. le duc pu Maine à Versailles. .....,...,....., 33H 5°
OUVRAGES DE MARBRE
21 avril : à Pierre Lisqui, marbrier, pour le réélablissement aux marbres du bassin dans le bosquet dee la Grand tres hate es rit 171 115°
19 may: à Liserr, autre, pour avoir déposé et repoosé le bassin de marbre dans le bosquet du costé de la Céérès AU PAUL PRO A SN EU ee eus bus ere 107 113°
11 aoust : à Huserr Misson, autre, pour les scieeurs qui ont scié le blot de marbre pour le bassin de la Pitra- 160 110°
28 juillet-3 novembre : à luy, sur les marbres quu’il pose pour la terrasse du grouppe des Bains d’Apollom et des socles qu’il fait au bas des figures des rampes du coosté de Latonne (5 p.).......... RES ANA
3 novembre-1°" décembre :
: 11950 à luy, sur les ouvragges de marbre qu’il fait au chasteau (2 p.)........ 5ooott 1* décembre : à luy, sur le grand bassin de la Pyvra- DNS eh Le EP SEE te U L 30004 17 novembre : à Lix, pour quatre chambranles; et
foyers de marbre qu’il a posez dans le chasteau. .. 553
Somme de ce chapitre ...... 234att 18°
OUVRAGES DE MARQUETTERIE
10 febvrier-17 novembre : à Anpré-Cnarzes BouLise,
ébéniste, à compte du parquet de marqueterie qu'iil a
posé, et des huit sièges de marquetterie et d’escaillée et cuivre qu'il a fait pour le cabinet des bijoux de Monsseigneur (16 1p.). . 3/44 cupirent, 24 chip lus all g1o2t 8°
1°° décembre : à Porrou!, autre, pour avoir rétably el poly les parquetz de marqueterie des cabinets du Roy, de Monseigneur et de l’estrade de la chambre de Madame
la Dauphine. .......... RES TRE 157 Somme de ce chapitre... ..... 92598 8°
OUVRAGES DE SOUDURE, DE TREILLIS ET DE FER BLANC
10 febvrier : à CLaune Denis, fontainier, à compte de la soudure qu’il a employée aux ouvrages extraordinaires des fontaines du pelit parc................. 8oo
6 octobre-1* décembre : à Lazcouerre, ferblanier, parfait payement du rétablissement de l'arbre du Marais (HD. QD Se LU MR PAR RE ee 1100
22 septembre : à la veuve Bersaucour, épinglier, à
compte du treillis de fil de laton qu'il fournit. ... 3oof
Somme de ce chapitre. ......... 2200
ROCAILLES
21 avril-2 juin : aux rocailleurs qui ont travaillé au rélablissement des rocailles des Trois fontaines et du Théâtre, du 8 avril au 25 may (4 p.)...... 966 11°
21 avril : à Drouarr, rocailleur, à compte des ouvrages qua faitien, 108... net. 200h
30 juin : à luy, pour avoir travaillé et conduit les rétablissemens des rocailles du 20 avril au 20 juin. 300
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
13 janvier : à Rousseau, cordier, pour plusieurs cordages fournis depuis le 28 avril 1685...... 1598 19° 24 febvrier : à luy, pour 28 chablots.qu’il a livrez pour lepélispare. PM er ere veine. 68h 8° 27 janvier : à Pierre Vanisse, ramoneur, pour les cheminées qu’il a ramonées au chasteau et lieux en dépendans, pendant les trois derniers mois 1685. 64 7° Aux Lranps, taupiers, pour les taupes qu’ils ont prises dans le jardin de Versailles pendant les trois derniers FAOIS MODO LCL A OR RES CAS 2991 19° 7 avril : à eux, pour 158h taupes qu'ils ont prises depuis le mois de janvier................ 234 19° 16 juillet : à eux, pour 3286 taupes prises dans le petit parc pendant le quartier d'avril. ...... hg2h 18° 3 novembre : à eux pour 2383 taupes prises dans les jardins de Versailles et Trianon, pendant le quartier de CS SR 3574 9°
! Avant cet article s’en trouvait un autre qui a été biffé et d’après lequel l’ébéniste Openor recevait 18oft pour ouvrages de marqueterie faits pour mettre des médailles au chasteau.
10 febvrier : à divers laboureurs, pour leur payement de la paille longue qu’ils ont livrée pour employer aux glacières des environs de Versailles, jusqu’au 9 feb- VÉLORS EN TE PAR MEN Re LS en es 3684
10 mars : à Le Roy, lourneur, pour les chevilles de bois qu’il a fournies pour regarnir les rateliers des salles des'eardes de Se ML TR ein er 304
16 juillet-17 novembre : à luy, pour son payement des ouvrages qu’il a faits pour les vaisseaux (2 p.).... Re RAR ER Re A Re SNS RER RE Re 954 11°
a4 mars : à Marieix, manœuvre, pour avoir transporté 28/4 morceaux de vergelay de la pièce d'eau devant le chasteau à la porte du jardin proche la pièce de Nep- EE NRA SORT PE AAA PEER PE 364
À Rinquer, voilurier, pour avoir charrié 284 morceaux de vergelay au réservoir de Trianon......... 98 16°
7 avril : à Caucue, pour six mois, échus le dernier mars, d’une chambre et cabinet qu’ocupoit Vincent Donna, BOUHONER RAS des Rs R 6ott
21 avril : à Guicuarp, marchand de bois, pour 314 dosses de batteau de 2 pouces pour les platteformes des deux bassins du parterre au-dessus de l’Orangerie. LUS Pa AE AN A 1e RS Nes Ep 3964
28 avril : au procureur des Missionnaires des Invalides, parfait payement de 1368 6° à quoy monte la dépense des livres de plain-chant qu’il a fait faire pour la chapelle de Versailfés. 1... /1.4200. 6684 5°
19 may: à Purnome, marchand, pour cinq futailles de terre d'Hollande qu'il a livré pour servir à rétablir les rocailles des fontaines du petit parc........... 160ott
5 may : à Bonnomme, pour lenlèvement des pierres de taille de la démolition de la Salle de bal et autres petits ouvhagea) mi tint MT AOT ARR SCR EP Au
19 may : à DE Venru, lanneur, pour douze peaux de vaches qu’il a fourni pour mettre aux ajustages des fontaines du petit parc.....:.... RAR ES Mas LEE EU
À Derauxay, pour trois mois, échus le dernier mars, du loyer d’une chambre occupée par les gondoliers véniens tel Re NICE AUS MER PRES NT tt ait
2 juin : à Conpé el ses camarades, soldats des galliottes qui ont enlevé les bois et les pierres qui estoient aux ponions dans lecanals: 33830 ue 634
16-928 juillet : à Jeax Le Cenc, Le Lionnois et leurs compagnons, scieurs .de long, pour 102 journées qu’ils ont scié du bois pour la grande gondole que les Vénitiens font pour le canal de Versailles (9 p.)......... 1534
16 juillet: à Avignon, sergent des galliottes, qui a gardé la Colonnade pendant seize dimanches que festes, depuis le 12 may dernier... su. hp 161
À PapeLain, ramoneur, pour les cheminées qu'il a ramonées au chasteau et lieux quien dépendent. 264 15°
28 juillet : à la veuve Jaquix, charon, pour plusieurs échellies qu’elle a fourni pour cueillir la fleur des orangers de Versailles et pour le rétablissement des chariots pour iles entrer et sortir................. 1374 10°
h æoust-10 novembre : au nommé ARTEwAN, pour avoir fait descendre et transférer la figure équestre du chevailier Benin de dessus le piédestal devant l’Orangerie jusqu’au piédestal devant la pièce de Neptune, sur lequell il l’a remontée, y eompris 3008 pour avoir transféré la figure du s° Dommique Gumr dedans l'Orangerie et monté sur le piédestal devant l’Orangerie (4 p.).... LR NI RAR ES TT PUR Een 2100
3—17 novembre : à Duvar et Leseune, vuidangeurs, sur la vuidange des fosses d’aysance qu’ils font aux dépendances du chasteau (2 p.)..... pas OO!
17 novembre : à Risquer, charon, pour douze grandes brouettes pour transporter les pots de fleurs de la pépinière dans le jardin de Trianon......... TON
À la veuve Brouizceror, marchand de bois, pour 94 voliles ! qu’elle a fourni pour mettre sur les nouveaux plastres dans l'appartement dés filles d'honneur de M°* la Dauplhine. ........ A ERA PAR SES LENS LE 284 4°
8 décembre : à M. ne Mescrieny, pour remboursement de pareille somme qu'il a payée pour dépenses faites pour envoyer de Tournay au pont de Sève 49 lauriers pour l’orangerie de S. M. à Versailles... 12444 6°
Somme de ce chapitre....,.. 860oot 19°
GLACES DE MIROIR
10 mars : à Brior, miroitier, pour les journées qu'il a employées avec ses garçons à déposer et reposer des glaces dans les appartemens du chasteau de Versailles. . RE Ne A dent es On 5 may-30 juin : au s Guymonr, directeur de la manufacture des glaces, à compte des glaces qu'il a fournies pour le cabinet de Monseigneur au chasteau Cp ne 4 Son fe, dE vit | DO UO 5 mmay : à luy, sur celles qu'il fournit pour le vaisseau
dh'hl ss nr ta dense tte boot
Somme de ce chapitre... ....... 98684
PAVÉ
ak mars-5 may : à Grorces Mancuaxn, paveur, à
© Lie mot volille a 1e même sens que volige. ( Dict. de Trévoux)..
compte des ouvrages de pavé qu'il a fait au long de l'allée à costé de l'Arc de triomphe (a p.)..... 2500 22 septembre -1" décembre : à Louis Rexour, autre, à compte de la chaussée de pavé qu'il fait sur le chemin de Saint-Cyr, dans le petit parc (5 p.)....... 5goot 2h febvrier : au nommé Tirer, paveur, pour réparations qu'il a faites au pavé de moïlon au long de la grande aiske, à droit du chasteau........... 45 15° 16 juin : à luy, pour son payement des ouvrages de pavé de moïlon qu'il a faits au bassin de l’orangerie à Ve ae ON neue Ein est Qu 16-30 juin : à luy, pour ses ouvrages de pavé dans .. 7854 14°
11 aousi : à luy, pour le pavé de moïlon qu'il a fait
le réservoir de Trianon...
dans les fossez au pied du mur de l’Orangerie: 198h 9°
Somme de ce chapitre ...... 95331 11°
OUVRIERS À JOURNÉES
13 janver-15 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé au chasteau et au petit parc (25 p.). 78354 7° 10° 13 janver-9 juin : aux jardiniers qui ont {ravaillé au parterre au-dessus de l'Orangerie (11 p.)......... mel co 10" 7 janver : aux ouvriers qui ont transporté des terres de l’aqueduc, près la grille d’Apollon, sur le chemin de la Ménagerie, pendant la semaine finie le 26 janvier... Got 11° 8°
À ceux qui ont porté les terres et dressé les glacis le
ss
Hong du mur du potager, au petit parc, du 3 au 8 dé- ‘100
cembre demier.…. ..
10 febvrier : à ceux qui ont ramé sur la galère du canal
ss.
du 21 janvier au 3 febvrier. .............. 7717 À ceux qui ont rempli les glacières proche les moulins de Clagni, la semaine finie le 9 febvrier. 545K 8° gi À ceux qui ont rempli celles au-dessus du Potager. . . 7881 4° À ceux qui ont rempli celles de Trianon... 226K 17°
CRC CCC CCC CC
À ceux qui ont rempli celles de la Ménagerie.. . . ... ex OR lee eh ue 1JON 19 10
16 juin : à ceux qui ont rapporté des terres dans le
réservoir de Trianon, pour faire la pente du pavé... .. nn SN à 130 14°
16 juin-15 décembre : à ceux qui ont relevé et planté les parterres de Trianon (14 p.)......... 4677 13° à ceux qui ont changé les orangers de
nn.
* 16-30 juin :
place et qui les ont remis comme ils estoient (2 p.).... LME RAS PE 2598 8°
16 juillet : à ceux qui ont restabli la faute qui s’estoit
faite an bassin de l'Orangerie.. ........... 174W 11°
15 décembre : à ceux qui ont découvert le ciment de
dessus la grande voûte de POrangerie.. . ....... 140 Somme de ce chapitre... .. 18289 9° 6°
GRANDE AISLE ET AUTRES ENDROITS
MAÇONNERIE
6 janvier-922 décembre : à Pierre Le Muisrne et GérarD Marcou, entrepreneurs, à comple des ouvrages de maçonnerie qu'ils font à la grande aisle et au réservoir
1/ Lez s hh9374 3 6 janvier-8 décembre : à Jaques Mazière et Pierre
qu est au bout (ab ph. Lo Ro
BerGerox, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'ils font au Grand Commun (5 p.).. 2500
6 janvier-22 décembre : à Maurice Gagnez, entrepreneur, sur Îes ouvrages de maçonnerie de l'église pa- FOIE (SO Bien cecme rares + 779379" 17°
6 janvier : à Axpré MazièrE, sur ses ouvrages de maçonnerie des nouvelles écuries, au derrière des petites... 5oott
6 janvier-22 décembre : à Jaques Maziène et Pierre BerGerow, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'ils font pour led. bastiment (26 p.)....... 13686921
6 janvier-18 aoust : à Louis Bezrau, dit La Pensée,
ss... Sons
à compte de ses ouvrages à l’aqueduc du vieil Versailles (LODEL Fete RES Se 400000
6 janvier-16 octobre : à Anpré Mazière, enlrepreneur, à compte de sa maçonnerie à l’ancien hostel de La Feuillade et au logement des fontainiers (6 p.)....
soso ee
10-24 novembre : à Gérarn Marcov, sur la maçonnerie qu'il fait, tant au réservoir de cuivre qu’à l’ancien hostel de La Feuillade (a p.).............. 15008
9 juin-922 décembre : à Lespée l’aisné, à compile de la maçonnerie qu'il fait aux grandes écuries, à la ChancéHerie et aleurs (DD en re... 4, ago
21 juillet-18 aoust : au nommé LesPée, entrepreneur, à compte des ouvrages du chasteau de Clagny .
CP
31 mars : à Jaques Dupois et François Jozuiver, maçons, pour leurs ouvrages et réparations de maçonnerie éux moulins de Salorys., 24440 O EE Betas"
3 novembre : à Gérarn Mancou, entrepreneur, pour ouvrages de maçonnerie qu'il a faits aux ouvertures et glacis du mur du petit pare de Versailles entre la porte
| de Buc et les moulins de Satory ...:......... 1150
DE VERSAILLES ET AUTRES ENDROITS
6 janvier-19 may : à Pierre Le Cuerc, dit Pirre, terrassier, pour faire le parfait payement de 16471 17° 6°, à quoy montent les transports de terre par luy faits pour la continuation de la grande avenue en face du chasteau (ODA SE SRI AD EU LENS OT LIT ARTE
3 febvrier-22 décembre : à luy, sur les fouilles et transports de terre qu’il fait à Saint-Cyr (18 p.). 165001
6 janvier-26 may : au nommé Hour, terrassier, sur les transports de terre de la grande avenue du vieil Veroalen-(9. pos del ru ee tt NOTION
10-24 novembre : à luy, sur le sable qu’il porte aux paveurs vis à visle corps de garde françoise (2 p.). 5ooft
8-2a décembre : à luy, sur le sable qu'il porte sur la chaussée de la rue de l’Orangerie (2 p.)....... 45ott
6 janvier : au nommé Fouquer, terrassier, à compte des terres de la grande avenue... .......... .. 200
3 febvrier : à luy, à compte des terres qu’il enlève de lavue;.des Bons-Bnians 1 it eee 4 aol
3 febvrier-20 octobre : à luy, sur les bonnes terres qu'il a transportées au parterre du Chenil (2 p.). 600t
16 octobre-22 décembre : à LamBerr, jardinier, à compte du labour, régallement et plantage qu'il fait au parterre de Saint-Cyr (4 p.)........... RE LT ÉTDON
6 janvier-3 febvrier : Anpré Conponnien, terrassier, pour faire le parfait payement de 2791 15°, à quoy montent les fouilles et transports de terre par luy faits sur la terrasse du Chenil (2 p.)......... L'été sit LS 10e
3 mars-15 avril : à luy, pour avoir transporté et dressé les terres sur la terrasse du Chenil et planté les arbres su 1COe ER TRS eue aies OT ON
23 juin -18 aoust : à luy, parfait payement des bonnes terres qu'il porte au jardin des prestres de la Mission CR Dis NE es CE and is tab
7 juillet-18 aoust : à luy, pour toutes les méchantes terres qu'il a enlevées dud. jardin (a p.).. 104 11° 6°
18 septembre : à luy, pour 302 thoises 3 pieds 11 pouces cubes de terre qu'il a labourée dans led. jardin, à 15° la thoise, et 13 thoises 4 pieds 7 pouces de méchantes terres qu'il a apportées dans les allées, à 3# la DER à se te SOU 107
10 novembre : à luy, pour 580 thoises courantes de
those: Robe ï
COMPTES DES BÂTIMENTS. — fl.
sable qu’il a porté, à 10° la thoise, et pour y avoir planté du'buise ete HMS PARA ES Re Ar Ce D AE Qt 6 janvier : au nommé Fouquer, terrassier, sur les transports de fumier derrière les petites écuries, dans le Manépo en UNREAL LL ot 17 mars : au nommé Tnéau, terrassier, à compte des terres qu’il enlève dans la cour des bastimens des prestres déesse RME put mas its St 20 septembre -2/ novembre : à Gaizzarr, terrassier, parfait payement de l’enlèvement des lerres de l'Orangerie, à l'endroit où l'on fait l’aqueduc pour réparer la chausaée (D pa). Rte un quiet LUS La606 0) 10 novembre : à luy, pour avoir nettoyé l’aqueduc du Grand'Commun situ des CUS ei fa off 31 mars : à Loisrrow, terrassier, à compte de la glaise qu’il fait au réservoir au bout de la grande aisle (a p.).
fait payement des rigolles qu’il fait pour planter les arbres du jardin de Saint-Cyr (5 p.)..... 5995 19° 8°
19 avril-2 juin : à Cuampacne, lerrassier, parfait payement des bonnes terres qu'il apporte au Chenil à Versailles, et du sable qu’il enlève des rigolles (2 p.)... RU NE a Sat RE Es DUT De
7 juillet-11 aonst : à luy, parfait payement des sables el terres qu’il a enlevées de la cour des grandes écuries Dee nue ne APR UNR n MU SRE "S . 2134 15°
10 novembre : à luy, à compte des sables qu’il transporte dans le manège des petites écuries. ...... 140f
10 novembre-22 décembre : à Marrin Manu, jardinier, pour le labour qu'il fait dans le jardin de l'infirmerie de Saint-Cyr.......... ER RS le EE D O OÙ
6 janvier : à Henry Pouran, terrassier, pour les terres qu'il a enlevées dans les trois aqueducs qui passent sous lépavilontde Monsieur. LES ta at
3 febvrier-12 may: à Jansox; terrassier, pour les fouilles de rigolles qu'il a faites proche le gros mur, proche de Montreuil, et sur la grande avenue en face du éhastanmtéa pe) on nent tn ar Et 16"
3 mars : au nommé Duran», terrassier, pour 3 thoises L pieds cubes de glaise qu’il a façonné pour mettre entre le mur de refend et le contre mur de la fosse d’aysance des lieux communs à Saint-Cyr, à 6 la thoise. 24 4° 6°
26 may : à CHampacne, lerrassier, pour avoir osté les orandes escuries
pour la marche du carousel ..... CE EAP ER NE 334
immondices qui estoient au devant des
2 juin : à Couior, jardinier, pour 83 thoises 1/3 de recoupes qu'il a faites au pourtour du manège, à 25° la ÉHDIRO Re He AR MEN An L AG AUTOUR 2 L*
IMPRIMERIE NATIONALE
PRÉRN ET
Q juin : à Rozano et pe Ricue, terrassiers, pour avoir enlevé des lerres au jardin des Pères de la Mission... . à ne VEN saut | re ML 1208 10° 9° >3 juin : au nommé Anpré, pour toutes les terres et fumiers qu’il a transporté dans le jardin des Pères de la Mismémanais unes. dal ébood...sa8 08" 39 septembre : à François Roze, terrassier, pour toutes les lerres qu’il a transportées pour rehausser la chaussée au devant de la nouvelle aisle. . ... 764 4° 2° 10 novembre : à Nicoras Vazzés, autre, pour 28 thoises 1/2 cube de sable qu'il a porté dans la cour des Pères de la Mission et tout autour de l’église, pour la procession qui se fit le jour de la consécration d’icelle, 48 Ha thoise cube... so de ct henétt À Nicouas Le Fesvre, autre, pour 16 thoises 1/2 cube de terre qu'il a porté pour faire la chaussée au bout d’un ponceau dans les prez proche la Selle, à 2! Ja thoise “radis ARR S ras ont satlanahane ROS 8-33 décembre : à LAFONTAINE et TRANCHEMONTAGNE, soldat, pour avoir osté les terres qui estoient restées sur le premier réservoir au bout de la nouvelle aisle (2 p.). à ae ue ban JPabeean. été. it baie
Somme de ce chapitre... .. 469288 +° 6°
CHARPENTERIE
6 janvier-22 décembre : à Jean Mazer, charpentier, sur la charpenterie de la Parroiïsse (15 p.).... 13000ft 6 janvier-8 décembre : à luy, sur ses ouvrages de charpenterie à Saint-Cyr (19 p.):.......... 38100t 6-20 janvier : à luy, sur la charpenterie de la grande ie A un St mon M Sting let dE ne) 000 13 may-26 juillet : à luy, à compte des échaffaux qu'il fait dans la cour des grandes escuries pour le caroudel (api: ia se mère sal as sat ti OO 21 juillet : à luy, à compte de ses ouvrages au chasteau de) CRRAN 4 6er es ru ee de een er vos M TO RON 27 oclobre : à luy, sur ses ouvrages, tant au Commun qu'aux grandes et petites escuries. .......... 1000
Somme de ce chapitre ....... 61600
COUVERTURES
20 janvier -8 décembre : à Estienne Yvon, à compte de ses ouvrages pour la couverture de la Parroisse (12 p.) PS < LOADON 6 janvier-3 febvrier : à luy, sur ses ouvrages à la go detiéle (3 p.).... et NO" 6 janvier-27 octobre : à luy, sur la couverture du bastiment de Saint-Cyr (12 p.)............ 18600
Somme de ce chapitne, haie, 312001
MENUISERIE
6 janvier-21 juillet : aux nommez Dioms, Veypgav et Reuy, menuisiers, sur leurs ouvrages de menuiserie au bastiment de Saint-Cyr (13 p.)......... 91450
6 janvier-21 juillet : à Esrienne Carez, menuisier, sur sdem (LA Di), Le ER, Re SJ OD
17 mars-24 novembre : à luy, sur ses ouvrages au Grand Commun (5 p.)...... se ie .. 3000)
23 juin-16 octobre : à luy, sur ses ouvrages à la orande aigle (Up). mepunth ee +4tes Aaopt
13 septembre-10 novembre : à luy, sur ses ouvrages aux porche et'tribune de la Parroisse (3 p.)... 35oot
6 janvier-24 novembre : à Anroine River, menuisier, sur la menuiserie du bastiment de Saint-Cyr (16 p.).. EE PEAR TE PAU SR EPA TE Te A OR
17 mars-26 may : à luy, sur la menuiserie des grandes écuries et les échaffaux pour le carrousel (3 p.). + TA RSR RE EN ER ES CRE SO
23 juin-16 octobre : à Juy, sur la menuiserie de la grande aigle (4 po NE PM RER EE non
21 juillet-8 décembre : à luy, sur la menuiserie à la Chancellerie et en divers endroits (4 p.)...... 2100
6 janvier-8 décembre : à Veypeau et Remy, menuisiers, sur la menuiserie des Pères de la Mission et des chaires de la Parroisse (18 p.)............ 22900
23 juin-16 octobre : à eux, sur la maçonnerie à la grande aisle (4 p.)..:.....4,4,.004% 40 04900
17 febvrier-5 septembre : au nommé Niver, menuisier, sur la menuiserie pour les autels et portes de la Perroiseé (hipia nus hat cine is #00
28 avril : à Tessier, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie qu’il a faits aux Récollets de Versailles et ait \CRÉRIE SAS AS es AU Fe PMR PE PAIE
23 juin-16 octobre : à Veruuer et Niver, menuisiers, à compte des ouvrages qu'ils font à la grande aile (4 p.). RER Ur His 0 A SR AL TA EAU
27 octobre : à Gauray, menuisier, sur les ouvrages de menuiserie qu'il a fait tant aux grandes et pelites escu- ries du Roy et escuries de Madame la Dauphine qu’à la Chencllane. sie 0 0e ue DR ARR 300
24 novembre : à BicearLois, menuisier, pour payement des ouvrages de menuiserie qu’il a faits en l’abbaye dé Sahat-Æÿhe. dun AL RL PRE ALT SE
SERRURERIE
6 janvier-16 octobre : à Micuez Hasré laisné, sur la
serrurerie qu'il fait pour les vitreaux de la Parroisse (25 pi)... eme en se 12100 6 janvier -18 septembre : au nommé Tavernier l’aisné, serrurier, sur ses ouvrages de gros fer pour la Parroisse et es Pères de la Mission (12 p.)........... 5hooû a3 juin : à luy, sur ses ouvrages à la grande aile... . SARL ARE PNA Set OU AR AA 2 10 (00) 16 octobre : à luy, sur la serrurerie et grilles de fer pour la sacristie des Pères de la Mission. ...... Goott 20 janvier-28 juin : à Jean Fenez, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il fournit au magasin (4 p.) ARS Ne La RO EN Ni dE Ra SEE Sant 10 novembre : à Gopienon, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il a faits à la Parroisse. 15of 3 febvrier-1* septembre : au nommé Davin, serrurier, à compte des gros fers qu’il fournit pour le bastiment de SamieOvr (7 pl: ci... 0e Gioott 3 febvrier- 26 may : au nommé Boureuiexow, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il fournit au magasin (2 p.)...... MAS FD ds ADD D ON 18 aoust-10 novembre : à luy, sur ceux qu’il fournit au Grand: Commun (3: p.}..4.0. 44%... us 650 27 octobre : à luy, sur ceux qu’il fournit à la Parpose DHL OT AL LE DES An NE SNA PRO 23 juin : à Tourouzin, serrurier, à compte des ouvrages de fer qu’il fait à Saint-Gyr............ 15ot 27 octobre : à luy, sur ceux qu’il fait à la Parroisse. . AE RS SR RS DORE RE A RUES Gt 20 janvier-22 décembre : au nommé Rocer, serrurier, à compte sur ses ouvrages de serrurerie à Saint- AN EM M PO I AS Re PONT AE PEU AC 21300 28 avril-1°* septembre : à Cuocar», serrurier, sur ses ouvrages pour les fers d’équipages du réservoir du bout de le pranerane (api). LRU 0 ao un 6 janvier-10 novembre : au nommé Congizze, serrurier, sur les gros fers et rampes de la grande aile (one Re A Er rer PO Le Doi 3 febvrier-1°* septembre : à luy, sur les fermetures de fer qu'il fait pour les chapelles de la Paroisse (7 p.)... AT ER RAP PAIE PR PANRES PRE E S sE hi nae (0000 6 janvier-10 novembre : à Tomas VaLzeran, serrnrier, sur les gros fers de la grande aile (3 p.)... 8oot 26 may-1* novembre : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu’il fait à Saint-Cyr (5 p.)......... 92000t 10 novembre-22 décembre : aux nommez Le Grou et Parisien, ferreurs, à compte des ferrures qu'ils font au pavillon de la grande aile (2 p.).......... got! 0° 28 avril : à Lucas serrurier, à compte des réparations
qu'il fait aux grandes escuries et autres endroits de la dépendance du chasteau. .................. 1008 26 may : à luy, à comple des réchaux qu’il fournit pour les offices de Saint-Cyr. ................ 5oh 9 juin -8 décembre : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu'il fait à la grande aile (5 p.)........ 9900 21 juillet-1° aoust : à luy et Forpris, sur la ferrure qu'ils font pour enhuner ! les cloches de la Parroisse a PO LL ea LU SGEE DDR ST | ... hoof 27 octobre : aud. Lucas, sur les ferrures qu'il a livrées ed PRE CE M à LA TT Al à U) 9 juin-24 novembre : à Bixceneu, serrurier, sur les ouvrages qu'il fournit au magasin (3 p.)....... 8564 9 juin-292 décembre : à Corniquer, serrurier, sur les ouvrages qu'il fournit au magasin (7 p.)...... 1340 27 octobre : à luy, sur ceux de la grande aile.. 300tt 26 may : à Jean PercHeron, taillandier, pour tous les esbauchoirs et masses de fer qu’il a fourni pour le magasiniderplomb.c ue ini dre meme 14 k aoust-18 septembre : à Jean Cornizzeux, dit Bouronxois, pour les fers qu’il a fourni pour les deux pompes de Saint-Cyr, à 5° la livre (a p.)........... 911% 1° 16-927 octobre : à Lecrou et Parisien, pour avoir ferré les croisées et portes de la grande aisle (2 p.).... HORS TNT ae De NET à bee Jen se Moath6” 8 décembre : à Rewauzr, pour son payement de tous les fers qu’il a fournis pour les pompes de la machine de
Se CAR Rs ie Lu MA eu STE rar AGEE 10°
Somme de ce chapitre... ..... . 68983
OUVRAGES DE CUIVRE ET AUTRES
7 juillet : à Pierre Nommer, à compte des poulies de cuivre et chaisnes pour les puits, et autres fournitures de fer qu'il a fait Saint-Cyr. sein. on, 3004
h aoust : à Josepn Rover, fondeur, pour les cuivres qu'il a fourni pour les deux pompes de Saint-Cyr. .... FT PE ARR Cr Ta Re GOT 0”
18 aoust : à Kezrer, autre fondeur, pour six poesles de cuivre qu’il a fourni, pesant ensemble 3830 livres, à dora; Hvres: 2 ii NAS lee D A OSON
2h novembre : au s° La Cosre, pour huit contre-cœurs qu’il a fourni pour le pavillon de la grande aile, pesant 1600 livres, à 1° la livre ........ RARE EE AE 8ott
! Le verbe enhuner ne se trouve pas dans le Dictionnaire de Trévoux ; mais l'explication suivante du mot hune fait suffisamment connaître le sens du terme employé ici : «Hune, grosse pièce de bois sur laquelle une cloche est attachée et qui sert à la sonner et à la mettre en branle, au moyen de deux tourillons par lesquels elle est terminée.»
À Le Moywe, fondeur, pour tous les cuivres qu'iil a fourni pour Saint-Cyr, pesant ensemble 256 livres 1} Ja; ay dire Et 2 ob. Ru PhD See ME t
8 décembre : à luy, pour 511 livres 1/2 de cuiivre qu'il a fourni, à 16° la livre, y compris 3off pour les \voitures et journées d'ouvriers... ......... 451 19ÿ° 9°
23 décembre : à Ducaemin, chaudronnier, pour 2300 livres pesant de cuivre rouge qu'il a livré pour les petites escuries et Saint-Cyr, à 25° la livre. ....... 287 10°
29 septembre : à Le Move, fondeur, pour les roobinets el autres ouvrages de cuivre fournis pour le couvvent de Saint-Cyr et la parroïsse de Versailles... 4174 35° 6°
27 octobre-22 décembre : à Romizzarr, fondeunr, à compte de la boule de cuivre, cocq et autres ornemnens
qu’il fait pour la Parroisse (2 p.)............ Gcooï
Somme de ce chapitre .... 6359û 19° 3°
VITRERIE
6 janvier-22 décembre : à Bennarp LespiNoUZE, vitrier, sur ses ouvrages pour la vitrerie du bastimentt de Saint-Ove lg iphone ace areas ass, 22680
17 febvrier - 16 octobre : à luy, sur ses ouvrages poour la Parroïsse (9 p.). 2. 24 esse. seine r280800ft
17 mars : à luy, sur ceux au logement des Pèress de
NS LL ORAN Re emo 16 octobre -10 novembre : à luy, sur ceux de la grannde pue atpile ie abat RE dues est a RON 2 4 novembre -2 a décembre : à luy, sur ceux du Greand
Bcoott à Cuanzes Janson, sur’ ses
Commun et des grandes escuries (2 p.)........ 6 janvier-o2 décembre :
ouvrages de vitrerie au bastiment de Saint-Cyr (10 pp.)
Fe Mets AMEL abc RL RS A RE te Area ot 17 febvrier-16 octobre : à luy, sur ceux de la PParrobe (BD): nent se ONE se re o 'apibor
17 mars : à luy, sur ceux du logement des Pèress de la Mission... ..... Sie ot nie 28 00 16 octobre-10 novembre : à luy, sur ceux de la graande aisle (on pi). OMR M rar AE mie (GROON
2h novembre - 22 décembre : à luy, sur ceux du Grrand
Commun et des petites écuries (2 p.)..... site, «tb Somme de ce chapitre....:..... 9600!
PLOMBERIE
6 janvier-22 décembre : à Jaques Lucas, plombbier, sur les façons d'ouvrages pour Saint-Cyr (22 p.)... En ES PUR NN MMS La THE tu D REIQ
20 janvier-8 décembre : à luy sur ses ouvrages :à la Parroisse et au bastiment des Pères de la Mission (165 p.) 12100
nn ss
20 janvier : à luy, sur ses ouvrages à la grande aïle.. AS Ge RENE ASP EE A NN RE TO Se 1000
Somme de ce chapitre... ...... 3850ott
PEINTURE ET GROSSES PEINTURES
31 mars-10 novembre : à Conneizce l’aisné, à compte du tableau qu'il fait pour le maistre-autel de la Parroisse (2 patte res diet BEST A ARE - oof
20 janvier-16 octobre : à Jean Jawauzr et Louis Rocuer, à comple de leurs ouvrages de grosse peinture au bastiment des Pères de la Mission et à la Parroisse (6 p.) RE RE HSE 6 Ne AA AE 2 600
18 septembre-22 décembre : à eux, sur leurs ouvrages à la grande aile (6 p.).............. 9100t
20 janvier-1* septembre : à eux, sur leurs ouvrages de grosse peinture à Saint-Cyr (13 p.)....... 66oot
VERNYS ET DORURE.
26 may-/A aoust : à Guicraume Desoziers, peintre et doreur, à compte du verny qu'il fait à Saint-Cyr (4 p.) 360ott 1° septembre-92/A1 novembre : à luy, sur ses ouvrages
CCC CCC
de dorure à la Parroisse (5 p.)............. 195ot
12 may : au nommé Bepau, peintre, payement d’un tableau qu’il fait pour la chapelle ‘des fonts de la Par- LOIMSB LL bu Sa de 8 ee 4 RASE oo
18 aoust : à Rogizcarp, doreur, pour avoir limé, poli el doré quatre consolles de fer pour le bastiment de SALE UNI à de die D do ana à te bios mie AIR Cal da e ON
Somme de ce chapitre........., 5895
SCULPTURE ET MARBRERIE
6 janvier : à Carriert et Briquer, sculpteurs, sur leurs ouvrages de sculpture en bois pour les petits autels de a PATTOISSE En ANS CT RS OO
18 septembre : à Lecran, autre, sur la sculpture en bois pour le labernacle de la Parroïsse.. ....... 15ott
6 janvier-16 octobre : à Pierre Mazennes el No Jouvewer, sculpteurs, sur la sculpture du portail de la Parois CODES, EAU EURO ES SRE OR O0"
15 avril : à eux, sur la sculpture en pierre pour les chapiteaux du maistre-autel . ............... Dook
28 avril-18 aoust : à eux, sur leurs ouvrages de sculpture à Saint-Oyri(h pa) en art ir ss Goott
17 mars-4 aoust : à Briquer et Leerann, sculpteurs, à compte des ouvrages de sculpture en bois qu'ils font pour le maistre-autel de Saint-Cyr (4 p.)..... 1900
18 septembre : à eux, sur la sculpture en bois qu’ils font pour le buffet d'orgue de Saint-Cyr. ...... 300f
CR EE PERTE
27 octobre : à Simon Hurrrer, sculpteur, à compte de la sculpture en bois qu’il fait pour la chaire à prescher et cadre du maistre-autel de la Parroisse.. ..... hooï
6 janvier-8 décembre : à Jean Connu, sculpteur, sur ses ouvrages de sculpture de la gallerie de Clagny ELU DRAP Ne CR RSR ARR PTE co
18 aoust : à Prerne Lisqui, marbrier, à compte des ouvrages de marbre qu'il a faits à Saint-Cyr... 200
À Cassecran, sculpteur, pour deux moules de chapileaux et autres ouvrages de sculpture qu’il a faits pour le service de SEM EE De ENS RON
Somme de ce chapitre......... 256o5f
PAYÉ
6 janvier-9 juin : à Georces MarcmanD et Louis RE- NoULT, paveurs, sur leurs ouvrages de pavé de lavantcour. di chasleau (10 D) 144,24 4e... 18800n
38 avril-22 décembre : à eux, idem au bout de la grande aile (44 pi)... 4.9... 12500
17 mars-22 décembre : à eux, idem à Saint-Cyr (Sn Se nds RS SG
31 mars-23 juin : à eux, idem au bastiment des prestres de la Mission (7 p.)..........,... A5oot
18 aoust-29 septembre : à eux, idem dans la cour des grandes écuries à Versailles (5 p.)....... 8200
29 septembre - 22 décembre : à eux, idem à la chaussée de la rue de l'Orangerie (5 p.)............. 35oof
27 octobre-10 novembre : à eux, sur la chaussée de Chaville au chemin de Sève (a p.).......... 1700
17 febvrier : au nommé Tire, paveur, pour 65 thoises de pavé de moïilon qu’il a fait dans les caves du bastiment des prestres de la Mission. ............. 65h
8 décembre : à luy, pour 86 thoises carrées de pavé de moiïlon qu'il a fait en divers endroits sur laqueduc qui conduit les eaux de la machine sur la butte de Montlp SRE IA RS GAS ANA EE SAR AE
Somme de ce chapitre....... 72119 4°
TREILLAGES
26 may-18 septembre : à Jaxsow, pour le treillage en bois qu’il fait à Saint-Cyr (4 p.)........., 17208 7° 21 juillet : à luy, sur le treillage qu'il fait au jardin des prestres de la Mission.................. 200% 10 novembre : à luy, pour 228 thoises 9 pieds 1/2 de treillage en bois qu'il a fait dans le cimetière du couvent de Saint-Cyr......... PAL .. 2928 15° 5%
26 may : à Laviene, pour 1/2 perches qu’il a fourni
—NERSAILLES. 906 pour soutenir les maronniers d’Inde du parterre du honte AUTRE ARR SN A ER PRET . 26H 6°
Somme de ce chapitre... ... 21754 8° 54 GRAVEURE.
28 avril-16 oclobre : à Guarizcow, graveur, à compte des desseins et graveures qu'il fait pour la cascade du petit parc (2 p.)..... RENAN FR RER RASE AR 8ooft
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
6 janvier : à Spire Bray, épinglier, pour les ouvrages de fil de laton jaune qu’il a fait aux ormoires du s' Rarns- ÉD ROUE EE CIN RS RAR EU CARE 814 3° 4
A Pierre Varisse, ramonneur, pour les cheminées qu’il a ramonnées et racommodées tant au Grand Commun qu’à la grande escurie et ailleurs, depuis le mois d’octoDpaidonniepe Le AU Ne tree 4G6K 5° 64
3 febvrier : à Nicozas Rousseav, cordier, à compte des cordages qu’il a fourni aux escuries du Chenil et dures ENATOIS à. et PS RATE URSS 8h 6°
h aoust- 2/1 novembre : à luy, pour les cordages qu'il a fourni pour Saint-Cyr et à la parroisse de Versailles, 20 OPA NT (DE) aq
3 mars : aux nommez La Barze et Descawres, pour avoir ramassé des plombs à Saint-Cyr et avoir transporté ES CODLre CONS A MAS ne PAPA Ne ee pe TOR
17 mars : à Noëz Lecrain, vuidangeur, pour avoir vuidé les fosses des lieux communs de l'hostel de Li- OHeS en MOD ed dr alu ee eu AUANSS ON
26 may : à luy, pour les ouvrages de vuidanges qu’il a:faits aux potites eschries 054... 444% és 1. QON
28 avril : à Jean Marnix, bourelier, pour six brayères ! qu’il a fourni pour les cloches de la Parroisse .... 4oft
26 may-16 octobre : aux nommez Liarp, pour les laupes qu’ils ont prises dans les jardins du Potager, à 8° DS Ca Dee a RE er Aa ads Mot
Q juin : à Moxor, pour avoir deffriché 2 arpens h9 thoises dans le bois de Saint-Cyr, et fourni le fil de fer el façon de 110 thoises de treillage...... 109 4°
k aoust : à luy?, pour avoir deffriché 60 perches de terre et arraché des souches d’ormes pour le bastiment 6 San OR ss RUN Net Set eo
! «On appelle brayer un bandage fait de gros cuir garni
d'une boucle et de son ardillon, qui sert à soutenir le battant d’une cloche.» ( Dict. de Trévoux.) Le mot brayer était pris aussi dans plusieurs autres acceptions.
* Ici le nom est écrit Momeau.
23 juin-920 octobre : à Papgzain, ramonneur, pour
29 septembre : à luy, pour 53 cheminées qu'il a visitées au couvent, à 3° pièce, et 28 qu'il a racommodées, à 0 GORE LEA SL US MR N UN URUEE 354 19°
8 décembre : à luy, pour toutes les cheminées qu’il a ramonnées et racommodées, tant au Grand Commun
les planchers qu'il a frottez à Saint-Cyr (5 p.)..
qu'aux grandes et petites escuries.. . ....... 197" 19° 31 juillet : au s° Deszouvr, pour remboursement de pareille somme qu’il a payée pour plusieurs ustancils de 51 10° 18 aoust : à Cnarizcown, épinglier, pour les ouvrages de fil de laton qu’il a fait à la bibliothèque et apotiquai-
rerie du couvent de Saint-Cyr................ 64
boulangerie qu'il a acheptez pour Saint-Cyr...
À Papion, bourlier, pour dix seaux qu’il a livré pour les puits de Saint-Cyr, à 15H chacun.......,.. 15ott 5 septembre : à Juzrex Lory, horloger, pour avoir rétabli l'horloge des prestres de la Mission. ..... 120 15 avril-18 septembre : à luy, pour l'horloge de Saint- (NTI N e R d eue bon 50ott 5 seplembre-20 octobre : à Jeax Tausin, tonnelier, pour les cuves et baignoires qu’il fait pour Saint-Cyr
SE PNR Er RSR RAR ERA En SR EE ARE 346H 10°
18 septembre : au s° Dronis, pour le remboursement de ses murs sur lesquels on a basti pour faire le logement des prestres de la Mission. .......... 374 19°
À Denis Marcraxce, maistre épinglier, pour 594 pieds 1/2 de fil de fer qu'il a fait aux grilles du couvent de San. en en 208 1° 64
29 septembre : à Gerveau, lourneur, pour les piédestaux des fleurs de lys qu’il a faits pour mettre sur les 51% 10° À Pierre Dupuy, vuidangeur, pour deux thoiïses cubes
poinçons de la charpente de la Parroisse . . ...
d'ouvrage qu’il a fait pour vuider une fosse aux escuries de Madame la Dauphine, à 361 la thoïse.. ...... got 29 septembre : à Turerry, à compte sur l'orgue de Sa Cri. SR Lens BEEN 5oott 10 novembre : à luy, pour avoir escuré les cinq puits de l’hostel de Limoges, à 9#t pour chacun ....... 45 22 décembre : à luy, pour 4 thoises 5 pieds 1 pouce cube de vuidange qu’il a fait au chasteau de Clagny, à 36 la thoise, et 12H pour avoir dégorgé le tuyau en Lois ÉRAPOIA 2: Le Dot DU eat 1861 10° 10 novembre : au s° LaBé, pour 200 paniers d’ozier garnis d’une peau de mouton par dedans, qu'il a fails pour le feu, à 20° pièce, et 10 pour la voiture de Paris A Vérsailes.i el iAil dMerse es RARES 210 À Pierre Bourcer, charon, pour quatre boetes
d'orme qu'il a fourni pour passer les cordes des cloches de la Parroisse, contenant ensemble 25 pieds de long, à 19° de pléde ait 0e DER RM ARE 154
8 décembre : à Cnarves Lespine, pour 17 thoises pieds + pouces de natte qu’il a fourni pour les Pères de la Mission, à 4o* la thoise:........,: 391 16° 4%
À Prévosr, épinglier, pour 30 pieds 6 pouces quarré de fil de latton qu'il a employé à la bibliothèque des Pères de la Mission, à 13° le pied........... 181 6°
22 décembre : au nommé Roussez, pour 2100 arbres nains, 136 à haute tige, 2900 pour pépinières, et autres qu'il a fournis, et pour voitures pour le jardin de Saint-
Ne Mise RES Le NM EN RNUERE 13334 15° 64
Somme de ce chapitre... ... 7h91 3° of
OUVRIERS À JOURNÉES
6 janvier-22 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à peser le fer qui s'emploie dans les bastimens CAS Le EC EE LE CR LRU EN, 790% 9° 6°
6 janvier-922 décembre : à ceux qui ont ramassé les vieux plombs et les ont lransporté au magasin (23 p.)..
A PRE Na RS 3337 19° 6 janvier- 22 décembre : à ceux qui ont transporté les démolitions au magasin (23 p.)....... 65374 10°
6 janvier : à ceux qui ont enlevé des terres à l’avant- (4: DASPAPE AR DNS RSS PER ER EVER AU U LE 554 13° 3 febvrier-24 novembre : à ceux qui ont apporté le sable pour le pavé que l’on fait au pourtour des réservoirs au bout de la grande aisle, à Versailles (4 p.).... RE TER RES ARS SR as: 551tt 13° 4° 18 septembre : à ceux qui ont rétabli la glaise qui a été mise derrière le mur de douve du deuxième réservoir au bout de l’aisle pendant deux semaines. . ..... 92% 14° 31 mars-21 juillet : à ceux qui ont nettoyé les chambres du bastiment des Missionnaires (3 p.)... 85h 16° 21 juillet-18 septembre : à ceux qui ont nettoyé les appartemens de Saint-Cyr (5 p.)...... 4354 15° 10° 29 septembre-22 décembre : à ceux du jardin de SaintOyr OL Sr à: 1888h 12° 10° 21 juillet-8 décembre : à ceux qui ont transporté des bonnes terres au jardin des prestres de la Mission OR COR TT SP M 56H 18° 16 octobre : à ceux qui ont suspendu et déchaffaudé les cloches de la Parroisse pour la cérémonie du baptesme, au mois de may dernier............. 3aft 9°
27 octobre : à ceux qui ont démoli les moulins de Glagay/ét Salonp.s 5 2 dent pt” 1864 2°
10 novembre : à ceux qui ont nettoyé les appartemens du pavillon de la grande aisle.............. 59 4° A ceux de l’église parroissiale. ......... 84 5° 6* 22 décembre : à ceux de l’aqueduc de la rue Dauphineï.s su RATE AAA AMRATE 1É tot ai
Somme de ce chapitre... 142198 14° 0°
OUVRIERS DIVERS
6 janvier : aux dessinateurs et gens de journée qui ont travaillé au dessein du plan général de Saint-Cyr et aubiess 45 due HT ARR ES de aout 16e
ah febvrier : à Jzax Couporier, portier du modèle, pour vingt-trois journées qu’il a esté employé à garder led. modèle, du 27 janvier au 23 febvrier... .... 231
13 janvier-17 novembre : aux ouvriers qui ont travaillé à l'entretien des eaux bonnes à boire et aux nivellements, depuis le 10 décembre 1685 jusqu’au 16 novénihre 1086 (roip), 20 di dédin voure got 6
Somme de ce chapitre... ...... 9961 2
OUVRAGES DE TERRASSE
13 janvier : à Gazuior, La Jeunesse et autres soldats terrassiers, pour les ornières qu’ils ont recomblé sur la plaies darias DUT A RE DATA RATS 3671 16°
16 juillet- 4 aoust : à La Jeunesse, pour les trous et petites rigolles qu’il a recomblées sur lad. plaine (2 p.). Ms ND ANR D EE td DOuN
3-31 mars : aux nommez La PLume et consors, qui travaillent à recombler la rigolle dans le bois de Satory, 1000; à Duway et consors, sur les mesmes ouvrages, 1000, et 183 15° au nommé Jason, pour 105 thoises cube de terre qu’il a apporté pour rehausser le payé de la descente de Salory, à raison de 35° la thoise (2 p.)....
ARR NET ES PS NO A ERA STEP RAS 2183 15° k-a5 aoust : à Ricozzer, pour le régallement qu'il fait au pourtour du réservoir de Satory el d’une mare qu'il a rempli proche led. réservoir (2 p.)... 727" 10°
29 aoust-22 septembre : à luy, pour les fossez qu’il fait dans l'allée de la Chancellerie qui monte au réservoir du Parc-aux-Cerfs (2 p.)...... PSP RUN 368 10°
22 septembre : à luy, pour avoir recomblé les trous le long de l’aqueduc de Forgeau au Parc-aux-Cerfs. 24oft
À Baraize, pour les terres qu’il a régallées au pourtour du réservoir de Trianon pour y semer vingt sacs de graine Den MAR ee ina PS NS OO
27 octobre-24 novembre : aud. Ricozer, sur les fouilles de terre qu’il fait au réservoir de Satory (4 p.). A QE LE de LR ARE + 4074848"
27 octobre : à Jean Micxox et consors, sur les terres
qu'ils remuent aux trous qui ont esté recomblez l’année dernière snt:laiplains.:.. .. 0m uit 270h
10 novembre : aud, Bararzze, sur les trous qu'il recomble sur l’aqueduc qui conduit les eaux de la machine surla buite deMonthoron....1#1u7 4 au 8ott
26 may-20 octobre : à Janson, entrepreneur, pour parfait payement de 108 arpens 424 thoises, à 1111 thoises par arpent, de routes qu’il a deffrichées, à 65# l'arpent, et 160 thoises courantes de fossez qu'il a faits dans la forest de Montfort, à 15° la thoise (rip o
PA HS NS à à NUE ARS RL A RS ENT R CS D AOBIE 05
22 décembre : au nommé Viguxré et consors, à compte du moïlon qu'ils voiturent pour paver la descente de Chop its Le tt RD ARE LAS 0 oi
13 janvier-3 may : à plusieurs ouvriers qui travaillent à la tasche à plusieurs recomblemens de trous et autres ouvrages qu’ils ont fails sur la plaine de Satory (4 p.).. Fra Ne net den D URe EE AE SE et OS ON 14!
24 febvrier : à Tirez, paveur et autres ouvriers, pour, avec 580 qu’ils ont reçeu, faire le parfait payement de 951 16°, à quoy montent leurs ouvrages . ... 3658 16°
31 may: à Le Lirre et consors, pour avoir recomblé les trous et fondations des murs du clos de la Croix- Blanche, à Salory, et autres ouvrages... ....... 3558
28 juillet : aux nommez Fraszon et Larcouerrs, terrassiers, pour les rigoiles qu'ils ont faites autour des futs du Parc-aux-Gerfs sn it en A 8?
29 aoust : à Docor, lerrassier, pour 24903 thoiïses de longueur d’ornières qu’il a fait dans les parties de prez que l’on a fauché dans le petit parc de Versailles, à raison dora A home "NU le dal. ei DOS
27 octobre : à Gaurigr et consors, pour avoir arraché des rejets qui estoient revenus dans 78 arpens de bois défrichez l’année dernière dans le petit pare.... 117
32 décembre : à luy, pour avoir recomblé des trous surilaquedus de Marly. 53... 4 Bb
7-21 juillet : aud. Docor, pour 2860 thoises d’ornières qu'il a recomblées dans le petit parc (a p.)..... RS TR AE ARE REA A ESA EE ol 0)
22 décembre : au nommé Tirez, paveur, à compte du moiïlon qu'il fait à la descente de Choisy......... hot
13 janvier : aux ouvriers qui ont lravaillé à remplir des trous où l’on a tiré le moïlon dans le petit parc... . La DES ADF AO ee A Bd NU EE ta a ait 65 0
10 febvrier : à ceux qui ont travaillé à la tasche aux rigolles des murs du petit Parc-aux-Cerfs.. . .. 8ogtt 5°
2h novembre : au nommé Ricozzer, terrassier, à compte des régallemens de terre qu’il fait dans la plaine
de Satory, aux endroits où l'on a pris les bonnes terres pour de Potager … : : : 4 aus se NL EG 600
24 novembre-23 décembre : à luy pour le fossé qu'il a fait à huit thoises de distance du gros mur de la butte de Montboron, à 7° la thoise courant (3 p.)..1006f 8°
22 décembre : à luy, sur les terres qu’il transporte au réservoir dé Salons». EUR LUE A ROUEN 06h
Somme de ce chapitre... .. 26638 1° 6
MENUES DÉPENSES DU S° MORLET
10 febvrier-22 décembre : au s° Monrzer, pour me-..
nues dépenses concernant les bastimens, faites en 1684 ADD is CR AUUL VUS ANA ER SABRE”
20 octobre : à luy, pour remboursement de 57 journées d'ouvriers qui luy ont aidé à toiser les routtes de la fOvest ide Montionl 27 MIRE CPR 2 ONTL
Somme de ce chapitre ....... 298 16°
FONDS LIBELLEZ.
20 janvier : au Prieur de Choisy-aux-Bœufs, pour son indemnité, pendant l’année 1685, des dixmes qu'il a droit de prendre sur les terres et prez dépendans de son prieuré, enfermez dans les anciens et nouveaux murs du parc de Versailles, suivant lordonnance de fonds expé- LL PRES GA ARS Ro VER CCE NES LUS 6) ue Ge CR LL
27 janvier : aux administrateurs de l’hospilal général de Paris, pour leur donner moyen de faire apprendre aux femmes el filles dud. hospital à faire des dentelles LENS MDN RON ASE RE 1e SPL. 6ooott
Au s° Ven per Meusen, peintre flamand, pour ses appointemens pendant l’année dernière 1685.... 6ooot
Au s' Miexarp, peintre, par gratification, en considération du soin qu’il a pris de conduire les sculpteurs qui ont travaillé pour le service de S. M. pendant l’année ORDRES, MORR MOQR ARR 2 LA NRA 3000
16 oclobre : à luy, pour, avec 18000 qu'il a cy-devant receuz, faire le parfait payement de 33000 pour les ouvrages de peinture qu'il à faits à la nouvelle gallerie du chasteau de Versailles... ............ .. 15ooot
5 janvier 1687 : à luy, à compte des platfonds qu'il fail dans le cabinet de Monseigneur... ...... . 3000
27 janvier : au s° Lepoureux, pour sa pension de
l'année dernière, en considération du soin qu’il prend des:
orangers du jardin de Fontainebleau. ........ 3000
Au s' Le Nosrre, par gratification, à cause du service
qu'il a rendu dans les Bastiments pendant l’année der--
nicne sue LE ARRAEr | AA AR A NP AE RO D0oN
Aux trois anciens gondoliers véniliens, par gratifica-
lion, en considération du service qu’ils ont rendu sur le canal de Versailles pendant l’année dernière... . 19004
Au s° Devirze, gentilhomme liégeois, par gratification, en considération de ses soins pour la construction de la machine de la rivière de Seine pendant l’année dernière: {aies de, à HT ANE 6Gooof
28 juillet : à luy, par gralification, en considération des soins qu’il a pris pour la construction de la machine de la rivière de Seine...... HERPAUE, #5, 200000!
27 janvier : au s° Hauniquer ps Brancourr et sa compagnie, pour, avec 111200! qu'ils ont cy-devant reçeus, faire la somme de 151200! à compte des marbres d'Italie qu'ils fournissent pour le service de Sa Majesté. M AE dE Le AS RORE SI SR Op o ot
5 may : à eux, à compte des marbres d'Italie qu'ils fourmesent. 2250 MR AN ENTRE ET h5000t
3 febvrier : à divers particuliers, pour le remboursement du prix principal et non-jouissance des terres, prez, bois et serizaye à eux appartenant, occupez par les 30 thoises en dedans du pourtour du grand pare de Versailles, et 10 thoises en dehors. .......... 253684
11 febvrier-11 aousl : à divers particuliers, pour le remboursement de leurs maisons démolies qui se sont trouvées dans les travaux estre faits pour la construction du grand aqueduc de Maintenon qui doit conduire à Versailles les eaux de la rivière d'Eure (4 p.)...... 7816
17 febvrier : à divers particuliers, pour le remboursement des terres, vignes et autres héritages à eux appartenans, occupez par l’aqueduc qui conduit les eaux des sources de la Selle et Bougival au premier puisard de la rivière de la machine de Seyne. .... he Too re p°
À d’autres particuliers, pour leur remboursement du principal et non-jouissance des héritages occupez par les quatre estangs des Graissets et autres travaux faits sur les haüteurs de Lutienes, “F4. AID LES, Éa0683r 6°
7 avril : à divers particuliers, pour le remboursement des terres occupées par le canal d'Épernon et par celui que S. M. à ordonné estre fait depuis le pont de Maintenon jusqu’au port de Nogent... .... 1924394 13° 8°
5 may : à d’autres particuliers, pour leur remboursement des terres, prez et bois à eux appartenans, occupez par les rigolles de Maurepas, d'Élancourt, et autres lravaux faits aux environs de Versailles... ...... 8143oû
26 may : à d’autres particuliers, pour leur remboursement du prix principal et non-jouissance des terres à eux appartenantes, occupées par les remises à gibier faites dans les plaines de Grenelle et de Montrouge. 42174 2°
7 juillet : à d’autres particuliers, pour leur remboursement du prix principal des terres, prez, bois, jardins,
nonenta
CERN SERRES
TS
clos, estangs, et de deux années de non-jouissance des héritages à eux appartenans, lesquels sont occupez par la rigolle qui commence au bout de l’aqueduc de la Verrière du costé de Cognière , et autres travaux plus au long spécifiez dans l’ordonnance. .......... 1767858 14°
1°* décembre : à d’autres particuliers, entrepreneurs et ouvriers, pour le payement des ouvrages qu’ils ont fait au chasteau de Maintenon (8 p.)...... 45959 19° 9°
11 febvrier : à Louis PicuerEau, receveur du marquisat de Maintenon, pour son remboursement de nonjouissances deues au fermier dud. marquisat à cause des travaux faits à la rivière d’Eure en l’année dernière... . .. Ah8gtt 8° 8° 17 febvrier : au P. Vemvs, jésuite, payement de la
ss... on
pension accordée aux six jésuites matématiciens qui sont allés à la Chine par l'ordre de S. M., et ce pour l'année 100 NSP RARES OU
16 octobre : à luy, pour la gratification que S. M. a accordée aux douze jésuites mathématiciens et aux deux frères de leur Compagnie qui les doivent accompagner dans les royaumes des Indes ............... 3500
12 febvrier - 8 septembre : au s' Cuarcier, marchand, à compte des étoffes d’or, d'argent et de soye qu’il fournit pour le garde-meuble de S. M. (2p.)....... 5oooott
3 mars-3 novembre : au s° pe Launay, orfèvre, pour parfait payement de 106658 14° 4°, à quoy montent trois bancelles d'argent qu'il a fourni pour S. M., y compris le controlle, la façon et 900 de gratification CSN US TERRA TAN A ANERS . L1558# 14° 4%
3 mars : à luy, à comple de quatre chandeliers d’argent qu'il a entrepris de faire pour le service de S. M.. PRE RE AR EE RO A ME M PARREOR de ete O0 OQOU
3 mars-3 novembre : à Lanomeau, orfèvre, parfait payement de 720251 13° 1° à quoy montent une grande bancelle d’argent à dossier et quatre tabourets d'argent qu'il a fait et livré pour le service de S. M., y compris la façon et le controlle (3 p.).......... 220958 13° 1°
3 mars-21 juillet : à Merun, orfèvre, parfait payement de 49113 18° 9° à quoy montent six tabourets d'argent qu'il a livrés au garde-meuble , pesant 1300 marcs 1 once, à 311 10° le marc, y compris le controlle et 8# par marc pour la façon (a p.)..... 251134 18° 9°
30 juin : aux nommez Menxn et cousins, pour, avec 11000 qu’ils ont receues, faire le parfait payement de 311534 14° 4° à quoy montent douze chandeliers d’argent représentant les Forces d'Hercule, qu’ils ont faits et hvres. en SR AE NA à 11153H 14° 44
3 mars : à Jaques Lezonce, remboursement d’une mai-
son et foulerie sçize à Germonval, occupée par les travaux de la rivière d’Eure........ DEAN R AR RE 220
Au s° pe La Morre Coquarr, par gratification, en considération du service qu’il a rendu dans les Bastimens pendant 1600200 re AS RU 2000!
17 mars-8 septembre : au nommé Daxer, pour son payement des agathes orientales, onix, sardonix qu'il a livrez pour le cabinet de S. M. (ap. } 07209001
8 septembre : au mesme, pour un grand vaze de cristal et autres curiosités, etc.......... ARR 5ooott
17 mars 1686-5 janvier 1687 : au s° ne Cuanre- MERLE et sa Compagnie, pour payement des marbres de Languedoc et des Pyrénées qu’ils fournissent pour le service de S. M. suivant les réquisitions du s° Marrin CE Dh at AV SR RS Ne Un .. 10b000!
31 mars : à Marsozzier, marchand, payement de velours, brocard d’or et d'argent, el laffetas qu’il a fourni pour les ornemens de la Sainte-Chapelle de Vincennes. .
RU LT TE DDR de AU Nue . 27h4oft 15° À Buiccor, autre, pour les gallons et franges d’or et d'argent livrés pour édem............. 1133 13° 64
À Loir, orfèvre, pour six chandeliers d'argent faits et livrez pour idem, pesant ha marcs 1 once, à 35H le MATOS SA A de a eue ustanada 24817 6%
À Bro, brodeur, pour la façon et menues fournitures qu’il a faites pour les susd. ornemens . ...... 6ogtt 1°
7 avril : au s° de BEAUREPAIRE, par gratification, en considération des soins qu’il a pris des remboursemens de, terres et héritages occupez par les travaux que S. M. a ordonnez estre faits pour son service. ........ 5ooot
15 avril: à Pairzer, peintre, par gratification, en considération des soins qu’il a pris à racomoder divers tableaux pour le service de S. M............ 1200
21 avril : au Prieur curé de Rennemoulin, pour la non-jouissance de 5o arpens de bois taillis sçiz en Cruze, occupez par les travaux des environs de Versailles. 60ott
Aux marguilliers et fabrique de Choisy-aux-Bœufs, pour la non-jouissance de 3400, à quoy ont esté liquidez 18 arpens 82 perches apparlenans à la fabrique, compris dans l’enclos du parc de Versailles... ...... 170
21 avril : au s° Bosc, tant pour son payement d’un vaze d’agathe d'Orient que pour son remboursement de l’achapt et frais d’une caisse venue de Constantinople, contenant des vazes de jade, le tout livré pour le service de S. M..... RES PSS A TP PAR EE 5ia4t 5° 6%
26 may : à luy, pour envoyer en Levant au s° Gazan», pour y continuer les achapls de médailles, vazes d’agathes et autres curiositez pour le Cabinet des médailles 6 btbipihèmué: 5 tr Va ae ann .. doooï
IMPRIMERIE NATIONALE
5 janvier 1687 : à luy, pour son payement de plusieurs médailles d’or et d'argent. ....,..,....4.4. 310t
21 avril-15 décembre : au s° abbé Bizor, pour plusieurs médailles d’or et de grand bronze et agathes onix qu’il a fournies pour le service de S. M. (Gp.)....... AE CR AE AUS LEE RAA MUR ORNE DER R A S 11345 15°
23 juin : à luy, par gratification, en considération du travail qu’il a fait au Cabinet des médailles de S. M... ÉÉRSE AT MR ARC TS ARRETE ES OR PET
21 avril : au s Guiserr, remboursement des dépenses faites pour le transport, de Saint-Ceré à Versailles, d’un miroir ardent livré par le s° DE La Garousre.... 1200
Au s° curé de Marly, pour cinq années de non-jouissances des prez et dixmes appartenans à lad. cure dans led tete ee AN RS RE a Re 29474
Au nommé Jaxss, tapissier, pour trois pièces de tapisserie basse lisse (sic) qu’il a livrées, représentant la suite de l'Histoire d'Alexandre. .......... 3453 15°
Au Magistrat de la villé de Menin, suivant les réquisitions de M. pe Bacnozs, intendant à Lille, pour aider à bonifier la manufacture du linge damassé de lad. ville. sie LEUR UE AE ta dt 20000
Au s° ps LA Touane, trésorier général des guerres, pour son remboursement de pareille somme qu'il a fait payer à Milan pour plusieurs cristaux et autres pièces curieuses pour le service de S. M............ 7623
22 septembre : au s° pe La Touanne, pour pareille somme qui a esté payée par son commis à Cazal pour plusieurs pièces de cristal de roche et d’agathes envoyées de Milan par le s' Carco Powpio Carcano, pour le ser- VOB M Lac se Riel ire Re 10164
21 avril-22 décembre : aux prestres de la Congrégation de la Mission de Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant l’année 1686 (2 p.)... Free Nice issue das DUO
16 juillet : à eux, pour, avec 10500f, faire 12000 que S. M. leur a accordées par gratification pour les ayder à faire construire leur bastiment . ...... 1500
5 may-17 novembre : au s° Jean Mauzy, pour parfait payement de la dépense par luy faite aux établissemens de la manufacture de dentelle de fil, façon de Malines, à Tonnerre, Lagny et Auxerre (3 p.).... 15767 18°
5 may : à Jeax-Bapnisre Morice, pour plusieurs vazes d’agathe et de cristal de roche qu'il a livrez pour le Cabinel deb Mu, ei nt aie 2055
28 may-3 novembre : au s' Boiszeau et sa Compagnie, pour les marbres des Pirénées et du Languedoc qu'ils fournissent pour le service de S. M. (3 p.)... 3006att
17 juin : au s° Ducuiron, des plombs, par gratifications ai A de le ee SR ER LE AUX ‘145008 23 juin: au s' AuBry, remboursement de pareille somme qu'il a avancée au s° Esriexne pour les ouvrages et réparations que S. M. a ordonné estre faites à la digue de Cocherel, sur la rivière d'Eure......... 984# 17° 30 juin : aus’ Laurrigr, pour son payement de plusieurs agathes et médailles pour le Cabinet de S. M... MSIE TS SE ee ea Le ER a QE A Bar ', orphèvre jouaillier, pour son payement d'une perle en forme de teste humaine et autres curio- SILOZÉ IS LÉ DR NAS s Se Are jalit 8° 9° 8 septembre : à luy, pour garnitures d’agathes et autres ouvrages qu'il a FATISS LA NPD RUES Ras 1269 9° 3° 3 novembre : à luy, pour une grande bordure quarrée d’or émaillé et autres ouvrages. ....... 21884 15° 51 5 janvier 1687 : à luy, pour quinze cachets d’or et autres menus ouvrages qu’il a faits et livrez. Ag1t 6° 31 30 juin : à Noezze Descuawps, veuve de Louis Cneseau, pour remboursement d’une maison à elle appartenant sçize à Maintenon et démolie ........... 250 16 juillet : au s° Dezpscue, pour son paiement des frais qu’il a faits pour une manufacture de linge damassé qu'il a établie à Maintenons 42... ue L5000 1 juillet : à Duponr, tapissier, payement de douze banquettes et douze placets d'ouvrage de la Savonnerie en layne, contenant 17 aunes 2/3 en carré, à 165 l’aune RAS A A ARR EE RU Nr M PCR JO TON À la veuve Lourper, autre tapissier, pour son payement de pareils ouvrages.................. 20159 15 décembre : à elle, pour deux grands tapis de layne de la Savonnerie qu’elle a livrez........... 103954 h aoust : au s° BEHAGLE, (apissier, à compte d’une tenture de tapisserie haute lisse, façon de Beauvais, qu’il fait pour donner à M. le Chancelier 2:40 .212 5000 18 aoust : au s° Gaurmigr, marchand, à compte de 127 aunes 3/4 d’estoffe 3/4 1/2 de large, qu'il fait par ordre pour le service de S. M.............. 9000 8 septembre : à Jean-Baprisre Parriarcue, marchand vénitien, pour un grand miroir à glaces de Venise avec sa bordure de cristal.............. PE Tie 40 SON Au s° Le Banc, pour remboursement d’une place
servamt de jardin, sçize à Maintenon.......... 75ot Au s° Pgrir, pour onze médailles d’or et dix-huit médailles d'argent qu’il a fourni............ 5026h 9°
15 décembre 1686-5 janvier 1687 : à luy, pour médailles d’or et d'argent qu'il a livré (3 p.).. 14483 4°
l Ou BELLE.
mines
22 décembre : à luy, pour quatre pièces d’aggathe dAlenhanel...,.91044404/415......,. Goo 8 septembre : à Louis Cosré, fleuriste, à comptie sur 1704oft à quoy montent 170 gros orangers de lhaute tige qu'il a fait venir d'Italie aa jardin du Roule pour le service de S. M. dès le 1° may dernier... .... 97780 6 octobre : à Jean Messyé, jardinier, pour trenite-un gros orangers qu'il a livrez................ 3/5oot À Jean Le Roy et consors, pour avoir fait chargrer et voiturer lesd. orangers du fauxbourg Saint-Antoine-lès- Paris dans la grande orangerie de Versailles. . 35:64 4° Au s° Azvarez, pour son remboursement de deux vazes
de jaspe oriental, un vaze plus petit de pareil jiaspe,
trois vazes de grenat et une agathe onix qu’il a livrez .. ‘HER RES DA ATEN HR AMEL CPR CRU AE en ere AR QG oe Aux enfans et héritiers de Josse Cuanreau et sa femme, pour le payement de partie d’un jardin sçiz à Mainte- OA PAL LES MAD UM AA" | aéoit 20 oclobre 1686-5 janvier 1687 : au s° Rarnsssawr, pour remboursement de plusieurs médailles et agrathes (amies RL AUS sosie... (7088 20 octobre : au s° CHaranro», pour le payement «d’une médaille d’or du mariage de Ladislas [V, roy de Pologne, avec l’archiduchesse d'Autriche. ............, 99h 3 novembre : au s° GarkiGus, pour un tablemu de Louis Carracue, représentant Omphale maîtresse d? Heretes Dir anse Seth Ée Lie tn 04 Spot Au s° CLerx, pour soixante-deux orangers fournis pour SO Re 00 Mn le à: Au de ai 3 à RON ON 17 novembre : au procureur de la maison des; Missionnaires eslablis à Versailles pour employer, sawoir : 3000! en achapt de livres et 300 en achapt de œartes et de Lableaux pour mettre dans leurs salles. ... 3300 15 décembre : au s° Haussecorne, par gratificatiion. . SO DER ad bas de Hl. DOMSADOR À O»penorr, ébéniste, pour quatre cabinets de bois violet et autres ouvrages qu’il a faits pour le Cabinet des
mÉIMeR A Aa Es dE AURA Ras à da L 400 À Louis »’Ausancourr, gainier, pour quatorze talplettes et autres ouvrages qu’il a faits et livrez....,.., 1534
Au nommé Cousiner, orphèvre, pour, avec 2/000tt qu'il a cy-devant receues, faire le parfait payement de 11388# 11° 3°, à quoy montent six tabourets d'argent qu'il a fait et livrez.. .......:...... 173884 11° 34
Aux cy-après nommez, par gratification, en comsidération des entretenemens qu’ils ont du chasteau et jardins de Fontainebleau pour la présente année :
À la veuve pe Bray, ayant l’entretenement de la moitié duigraddipantente Sn LE las) dat io «| Soft
— VERSAILLES. 918 À la veuve Porrer, dit LarGenriER, ayant celuy de Fantre noté. 1 SR RANNUT ou DONNE NT
À Varin, ayant celuy des arbres fruitiers. .... 2oot
À Dsssours, ayant celuy du jardin de l’estang. 150
A Nwecow, ayant celuy du jardin du Mail. ... 1004
À Vozriceanr, ayant celuy des bateaux. . . ... . 15ot
À Mosarp, ayant celuy des fontaines. ........ 900
À Besnaro, concierge de l’hostel d’Albret. ... 15ot
À Turery, concierge de la Ménagerie. ........ Got
À Jamis, concierge de la cour du Cheval Blanc. 100t À Touer, concierge de la Surintendance.. ... 200 À la veuve Dessours, ayant l’entretenement des pahses da pans. Lis Aa IS EN en 9 décembre : aux Révérens P. de la Charité d’Avon, pour trois années, qui escheront le dernier octobre prochain, de non-jouissance de leur moulin et terres dépendans d’icelui à Avon, occupez par les travaux du réser- VOICNIO] VUE COMME NAN RR . R h5ot 16 décembre : à Jean pe La MarLe, pour son tableau du Gume, représentant la Samaritaine . . . ..... 7ook 9 décembre : aux héritiers de Jean Dozsau, pour le remboursement d’une maison à eux appartenant, sçize à Maïntenon, qui a esté prise pour faire la rue qui conduit aux moulins que S. M. a ordonné estre construits prez la Blanchère......... re Tec a MR OUR 22 décembre : au s° Monier, pour les oyseaux et animaux qu’il a amenez du Levant dans la Ménagerie de
Versailles: : 11: AM RP EN eu TT DDLEU D janvier 1687 : au s' ne Bonnières, pour une agathe orientale à fond brun qu'il a fournie. ...... 179 10°
À M. pe Virracerr, en considération de l'inspection générale que S. M. luy a donnée sur les Bastimens, et ce pendant les six derniers mois 1686.......... 800of
Somme de ce chapitre... 1745551t 8° 9°
DISTRIBUTION DE 1638684 1° ORDONNEZ PAR S. M. SUR LE TRÉSOR ROYAL, LE S SEPTEMBRE 1086, PAYABLES EN SEPT MOIS QUI FINIRONT EN MARS 1087, POUR AC- QUITTER LES ORDONNANCES DE FEU MM. COLBERT ET DE BLAINVILLE.
27 octobre : à Briquer et Lecerer, sculpteurs, somme ordonné par M. Cozserr, le 18 febvrier 1682 , pour parfait payement d'ouvrages de scuipture faits au chasteau de Clagny depuis 1676 jusqu’en 1680... 624 14° 7°
À Noëz, serrurier, ordonnance du 15 aoust 1683, à compte des tréteaux de fer pour les conduites de tuiaux dans l’aqueduc sous la tour de la machine...... 8oott
À La Have, plombier, ordonnances des 8 et 15 aoustt 1683, à compte des tuiaux de six pouces qu’il a posezz dans le deuxième puisard de la machine au haut de la montagne de Louveciennes. ............... 1looft
À Vercer, menuisier, ordonnances des 20 et 27 juin,, 1%et 11 juillet 1683, sur la menuiserie qu'il a faite aux appartemens du pavillon de Saint-Germain en faces s'en de manne ti, Née born eh 12001t
10 novembre : à luy, ordonnance de M. ne BLainvicr du 29 aoust 1683, à compte de la menuiserie du pa villon du vieux chasteau de Saint-Germain-en-Laye.. . . OR A AL EE EE PAL OEO ee eu Lei ci amont
27 octobre : aux enfans d’Urinor, sculpteur, ordon-nance du 22 novembre 1682, sur la figure de marbre que led. Urivor avoit commencée pour le parterre des Veil RU re RE US 300oht
À Vaze, marchand, ordonnances des 1°, 8 et 22 aoustt 1683, à compte du plomb et estain qu'il a fourni pourr les ouvrages de sculpture de la pièce d’eau sous le Drapon (Sphere n ss, 6oootit
À Le Moyxe, fondeur, ordonnance du 15 dud., à compte des poulyes et corps de pompe qu’il a faits pourr la machine du chevalier Morcann au moulin de Pal-— A OS REA EP CRUE Re ner 1200!
À Pauxpres Virnv, plombier, restant à payer de 6096% 5° ordonnés le 15 aoust pour parfait payementt de 47296 pour ouvrages de plomberie livrez en diverss endroits du chasteau de Versailles pendant les six pre miens ans DOS, Mi Res PGA NrS 30961 5°°
6 avril 1687 : à luy, ordonné par le s° pe BLainvizce le 22 aoust 1683, à compte des ouvrages de plomberie qu'il a fourny au chasteau de Versailles. . ..... 20008
A luy, ordonné le 29 aoust, à compte de ceux qu'ill fournit en divers endroits de Versailles... ..... 2000!
À luy, ordonné le 22 aoust, sur ceux de la conduite d'un pied'du ‘Ghenay. : 10e RPAANUT 10008!
27 octobre : à Houzeau et Raow, sculpteurs, ordonnéf le 26 septembre 1682, pour parfait payement de 20954 15° pour ouvrages de sculpture au bassin des Sources em A SA re NUE 595 15°
Au s° ne Mezererz, greffier de l’Escriloire, ordonné‘ le 25 juillet 1683, à compte du travail qu'il a fait aux toisés d'ouvrages de Saint-Germain et Marly. ... Aooëï!
À Jouvener, sculpteur, parfait payement d’ouvragess faits au chasteau de Saint-Germain, ordonnés le 24 avrill DUBAI CRUEL RAS TES NS D SE 389 7° 10°
À Bencerar, Dyonis et consors, menuisiers, ordonnéss le 19 aoust 1682, restant de 44234 19° 6° pour parfaitt payement de 11523 17° 6° pour ouvrages de menui--
serie faits en 1663 à Saint-Germain-en-Laye et à Ver- PR RAD AE RL ANRT 2hoatt 17° 6%
27 octobre -1°* décembre : à Josepn Rouirzer, serrurier, ordonné le 15 aoust 1683, à compte du gros fer qu'il a employé aux reprises du chasteau de Saint-Germuin-en-aye (2 phases Es MO ee 1000
À More, autre, ordonné par M. pe Bramnvizse Île 22 aoust 1683, sur les fers d'équipages aux pompes du deuxième puisart de la machine............. 300
À Auwior, terrassier, ordonné les 22 et 29 aoust, à compte du réservoir des soupapes qu'il a faits pour les conduites des eaux de Saclay à Versailles. ..... 1000
À Carez el FonTviEzze, menuisiers, ordonné par M. pe Branvirce les 99 et 29 aoust 1683, à compte de la menuiserie du pavillon de S. M. au chasteau.. 800
À la veuve Lavier, à compte du pavillon de la Reyne. MR ARE ANS LAN MENT AS © PRES VAI us SAR DOR TR hoot
Au s' Tarape, entrepreneur, à comple de 384484 9° 6° qui luy sont deus pour ouvrages de charpenterie faits à la Ménagerie de Versailles depuis 1683....... 6ooott
10 novembre : à la veuve Pasquier, marbrier, pour, avec hoooï qu’elle a receus les 19 mars et 31 décembre 1684, 18 febvrier et 25 may 1685, faire 9295 16° 4° pour son paiement de pareille somme à elle ordonnée par feu M. Cougerr le 15 aoust 1683, pour parfait payement de 2388964 6° 1°, à quoy montent les ouvrages faits par son deffunt mari et elle, depuis 1670 jusqu’en 1682, au chasteau de Versailles. 52954 16° 4°
À Carrient, sculpteur, payement de cinquante hordures qu’il a faites pour les tableaux du Cabinet du Roi en 1689 et 1683, ordonné le 15 aoust 1683... A869f
À Azexis Fororix et Rosenr Bourer, serruriers, par-
: fait payement de 339651 18° pour ouvrages faits à la
grande aisle du chasteau de Versailles, ordonné le 30 juil HBODE Le LAN T Prteet 85654 18°
A la veuve Duvaz, couvreur, savoir : 3754 pour l’entretenement des couvertures du chasteau de Monceaux pendant les premiers quartiers de 1679, et 350 pour celuy des commissaires du chasteau de Vincennes pendant le dernier quartier de la mesme année, ordonné le 15 aoust O0 SR MU ANSE ARIANE ALAN 725
À la veuve de M'° Czaune Cnarrow, payement de 3 arpens 4o perches 1/2 de terre scis au nouveau cours et terroir des Gourdes, proche les Tuilleries, ordonné le 11 aoust AOBSAIN NE UNS RINS LUIGRREME LR un 3500
1° décembre : à Azserr Bricarp, entrepreneur, à comple des aqueducs de la plaine de Saclay et de la maconnerie du Chesnay, ordonné par MM. Cosserr et DE Brainviue les 8, 15, 22 et 29 aoust 1683... 10000
À Le Loup, fondeur, pour un robinet d’un pied de diamètre et deux robinets de 4 pouces pour les cascades de Trianon, ordonné le 25 juillet 1683..... 2589 6°
A VazLeran, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu'il a faits en divers endroits de Versailles, ordonné par le s° pe Bramvizze le 29 aoust 1683.. hoott
1% décembre 1686-6 avril 1687 : à La Porre et Avgerr, Charpentiers, sur les ouvrages de la machine, ordonné les 19, 22 et 29 aoust 1683 (2 p.).... 20000
1% décembre : à Auserr, charpentier, à compte des pieux qu’il a fait battre pour contre-garder les isles et la cheute de la grande digue de la machine. ..... 3100
À Iuy, à compte des ouvrages de charpenterie qu’il a faits à un puisard de la machine de Palfour, ordonné le AA AO RER Pet Ve Plantes celle 6) MO
À luy, à compte des ouvrages de charpenterie faits aux nouveaux bastimens et pavillons, et au vieux chasteau de Saint-Germain-en-Laye, ordonné les 22 et 29 aoust LOBOR NR RU NE te dde de 2e DOOON
Au nommé Mexorr, marchand de fer, à compte des chevrons de fer de la machine, ordonné idem... 8oot
À Baïzzy, entrepreneur, à compte de la maçonnerie faite aux murs de l'avenue du chasteau de Marly et aux pierrées pour desseicher les allées en terrasse, ordonné les 22 06 200008, nee de tie doi
À Rocuer, à comple de la maçonnerie faite aux aqueducs qui traversent les avenues de Marly et aux mesmes pierrées, ordonné idem. .................. 2100
À la veuve Lemaire, fondeur, parfait payement de deux robinets de cuivre de 8 pouces livrez pour la conduite des eaux de la machine, ordonné le 22 aoust. ... ART ARE RE SPAS PNR SPA GR M DL à
À Frans et Devienne, carriers, à compte du moïlon qu’ils ont jetté derrière les vannes des isles de la Loge et Gautier, pour la conservation du terrain, ordonné les aa é6ad'aquet (ah) 62 di NT. eu 1408 0
À Bertin, pour la démolition et transport du massif de moïlon cy devant fait au devant des nouvelles coursières de la machine pour conserver icelles. .... 200
A luy, à compte du moïlon qu’il a fourni et jetté pour remplir les distances des poteaux et pieux sous les planchers des coursières et de l’alongement de la grande digue derlafaehie. 554. US as et UNS
À Marmieu et consors, fondeurs, à comple des tambours, tuiaux coudez et palliers de cuivre qu'ils ont fourni pour les mouvemens de la machine, ordonné les 29 elad aoust 1089 0: 222 LUN NN Ne PEN
Aux nommez BonneuEer, LEMOYNE, et consors, pein-
tres, à compte de la peinture à fresque qu’ils font sur Îes murs de face du chasteau de Marly.......... 1800k
À Dürann et La Force, lerrassiers, pour ouvrages de conroy faits au réservoir et dans le petit parc, ordonné le CPE 0 NA ON PR DES MA PRIT RRERE LE D
À Durré, terrassier, à compte de la rigolle faite du costé de Palaiseau, ordonné par le s° ne BLainvizue les 29 SE SOURE, LL PL SRE LR ENST SRE 65 of
À Porn, autre, à compte des ouvrages de glaise qu'il a faits au nouveau regard du Chesnay, ordonné le BRIE 4 0 PNR EN ERA QE TS ARE AREA NP NET
À Varuée, autre, à compte des fouilles et transport de terre et glaise qu'il a faits pour le réservoir de la Geurinière, ordonné les 92 et 29 aoust....... 1100
Aux héritiers Prou, menuisier, à compte des ouvrages de lescalier de Monseigneur. ............... Boot
À Louis Houpouix, jardinier, à compte des gasons et du sable qu’il pose dans les cours de la Ménagerie et dans les allées, ordonné le 22 aoust .......... 3oot
Au nommé Bauper, graveur, parfait payement de six planches qu’il a gravées, représentant le grand escalier de Versailles, ordonné le à juillet 1683...... 18004
9 mars 1687 : à la veuve CnaRuEL, couvreur, à compte des ouvrages de couverture qu’elle a faits sur le buscher contre les cuisines du chasteau de Marly, ordonné le D AOUSC EE SRE PAS AE RON ER Le AT DOM
À la veuve RicuarD, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’elle a fournis à Versailles en 1683, ordonné lé Joeaust. tr ui eee . 300h
À Roserr Bourer el Azexis Forprin , autres, à compte du fer qu'ils ont employé aux modèles des berceaux entre les pavillons de Marly, et des panneaux qu'ils ont faits aux pilastres des balcons du sallon de Marly, ordonné les a$et sd; aonst 10897: 4244.40, etat
Au nommé La Haye, plombier, à compte des tuyaux d’un pied qu’il a employez dans l’aqueduc pour communiquer les eaux du réservoir au haut de la montagne de Louveciennes dans le deuxième puisard de la machine de la chaussée, ordonné le 292 aoust..,,.....,... 8oof
À luy, à compte de ceux de 6 pouces qu’il a employez au deuxième puisard....:.....:...:........ 8oo
Au s° Le Breron, maistre de forges, parfait payement de 128 thoises 3 pieds de tuiaux de fer de fonte qu’il a livrez pour diverses conduites du petit pare en 1682, ordonné le 3 juillet 1683.............. 5o67t 10°
À Prerre Mazerines, Noëz Jouvener el Érrenne Le Howere, sculpteurs, restant à payer de 129498 17° à eux ordonné le 25 juillet 1683, pour parfait payement
des ouvrages de sculpture par eux faits en bois et en stue
au Cabinet des curiositez du chasteau de Versailles en 1082 4040 80000 0 MER MR SUR Re 0049 ar
6 avril : à Taévenor et Le Muisrre, entrepreneurs, sur la maçonnerie des deux pavillons du vieux chasteau de Saint-Germain, celuy en face du jeu de paume, reprises du vieux bastiment et revestement des fossez, ordonné les 29 et 39 aoust........ le R an IS LD EDON
Au s° Desvauçoins , sur les tuiaux de 8 pouces qu’il a fait poser depuis la tour de charpente jusqu’à l'aqueduc de décharge des eaux de la machine, ordonné le 29 aoust FINS EP ONE PAR ARS LA RIRE Er ie MODO
22 juin 1683 : aux nommez Misson et Dersais, marbriers, pour le parfait payement des ouvrages de marbre par eux faits à la grande gallerie du chasteau de Versailles pendant les années 1681 et 1682, ordonné le 6 aoust 1683....... ea del. LIN DT!
Somme de ce chapitre... 146895h 14° 54
MAÇONNERIE ET TERRASSES
20 janvier -2a décembre : au nommé Simon, enlrepreneur, à compte de la maçonnerie qu'il fait pour l'aqueduc de Buc (22 p.)........ aenie MOSTEDS
6 janvier -8 décembre : au nommé Guinow, entrepreneur, à compte de ses ouvrages de maçonnerie pour l’'aqueduc du Trou-Salé (20 p.).......... ... 8045
20 janvier-Q juin : aud. Guipon, sur la maçonnerie de l’aqueduc de la Guérinière (9 p.)-.... ... 2413
8-22 décembre : aud. Guinow, terrassier, sur le transport qu’il fait le long des culées de l’aqueduc de Buc Car pihobes APE ce es FERRARI LES 200
6 janvier-22 décembre : au nommé François, terrassier, sur ses ouvrages de terrasse pour la chaussée du Trou-Sallé, à la chaussée de Villaroy et à l’estang de Villaroy (35 penis des ces de be mit DROIT
6 janvier : au nommé Perrier, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie pour l’estang de Villaroy. 500
8 septembre : à zserr Bricarb, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'il a faits au Chesnay et à la plaine de Saclay!........ 1993 14°
6 janvier-27 octobre : au nommé Anwior, terrassier,
! En marge de cet article est placée la note suivante :
«Ces 12231 14° ont esté rendus par Bricarn au trésorier, qui s’en est chargé en recepte le 1° décembre 1686, et qui font partie de la somme de 7439tt 9° 11° que led. Bricaro avoit receue au delà du toisé des ouvrages de 1684 et 1685.»
sur ses ouvrages de terrasses pour la chaussée d’Orsigny et les rigolles de la plaine de Saclay (14 p.)... 11830ot 6 janvier- 31 avril : au nommé pu Raur, terrassier, sur ses ouvrages de terrasses pour la chaussée de Villers Cp AR dl af Nr ete à Ne 1 os AR EE 3100 6 janvier-31 avril : au nommé Loisrrox, terrassier, sur ses ouvrages de terrasse pour le pont de Buc (7 p.) Neal MARGE at spé bis tn Ed et Ta 10400 28 avril-1* septembre : à Pierre Le CzLerc, dit Pire, Lerrassier, sur ses ouvrages de remblai du pont de Bheeds De)E cs aiineunt. +... 193008 1° septembre-23 décembre : à luy, sur ses ouvrages pour le déblay dud. pont (9 p.):.......... 11500 12 may-16 octobre : aux nommez François et JAcMar, entrepreneurs, sur leurs ouvrages de maçonnerie à l’'aqueduc sous la chaussée du Trou-Sallé (12 p.). 4450% 8 décembre : à Pierre HaweL, terrassier, pour son payement de plusieurs petites rigolles faites aux aqueducs du Trou-Salé et de la Geurinière.. ....... 554 13° 9° 9 juin-1* septembre : à Nicocas Le Jonczeur , sur le ciment de l’aqueduc de la Geurinière (5 p.)... 9100 24 novembre : à luy, sur celuy de l’aqueduc du Trou- DA à je ea Laden Be Lo Da Bed e à 75ot 6 janvier : au nommé Cnoquarr, serrurier, sur la ferrure des équipages de soupapes des étangs de Saclay... à Rae Je G D D ME de ae dE MA EE A as ie 1hott 27 janvier-7 avril : au nommé La Pranre, entrepreneur, sur ses ouvrages à l’aqueduc de Bois-d’Arcy (2 p.) PR RSR A TS AIR RER MERS SN + LAON 19 may-8 septembre : à Prenre Le Ccerc, dit Prrne, terrassier, sur ses ouvrages de terrasse pour les digues de Cognières et pour relever la chaussée du Mesnil
RE D APPEL NARNIA RAT ERREES 9300tt 6-20 octobre : à eux, sur leurs ouvrages aux rigolles de Cognières et d’Élancour (2 p.)........... »800tt
17 novembre-15 décembre : à eux, sur idem et pour une digue près celle de Marnières (a p.)..... a4oott 13 janvier-6 octobre : au nommé Varués, terrassier, sur ses ouvrages pour la rigolle de l’estang de Trappes et le rehaussement des chaussées de Marnières (9 p.).... eur LE US ben LÉTRE à db sun à 1m ot 13 janvier-19 may : à luy, pour le remblai de l’aqueduc de l'estang de Trappes à Satory (9 p.)...... 123008 10 mars : au nommé Poirier, maçon, pour les menus ouvrages qu'il a faits, tant pour avoir baissé le pavé des ponts de la chaussée du Menil que pour avoir rétabli la soupape du retour de la chaussée à l’estang de Lt CASE JEUN RE SE Pr rs 5ott 9 juin : à Bençerox le jeune, pour, avec 2700 déjà
DÉS RRESIIESS I PEEET CEE
receues, faire le parfait payement de 29214 15° 6°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie et plastre par luy faits aux trois pavillons des garde-rigolles de la plaine de Trappes}... +100 20 0/0 tue 2914 15° 6°
3 novembre : aux nommez Binor et La Tour, pour 1800 de moiïlon qu’ils ont piqué et qui a esté emploié à la construction de la vanne faite à la teste de l’aquedue de la Boissière, à 4ït lé cent. . ..........,.... 79h
13 janvier : à JewereL, terrassier, pour, avec 2850 qu’il a receues , faire le parfait payement de 2992 16° 8° à quoy montent les fouilles et transports de terre qu'il a faits, tant pour le remblay de l’aqueduc de la Villedieu que pour partie de celui de la Boissière.. ....... 4 AS ERA CA NA DU DUO . 14att 16° 8°
À Pommier, autre, pour son payement des déblais de terre qu’il a faits dans l’acqueduc de la Verrière . 108
À Gourrier, autre, pour transport de terres à la sortie de l’aqueduc de la Boïssière. ............. h8 10°
27 janvier : à Jean Darour, pour plusieurs trous et feuillures qu’il a faits tant à l’estang du Mesnil qu’à chti déPTranpes Dean us EL AE CLOS
À Georce Bonvizze, dit L'ÉverLté, terrassier, pour, avec 1900 qu'il a reçeus, faire le parfait payement de 2279 15°, à quoy montent les ouvrages de terrasse par luy faits tant pour le remblay de laqueduc de la Verrière que pour celuy de Maurepas. ........ 372 15°
3 mars : à VaLLée, paveur, pour, avec 6700 qu'il a reçeues, faire le parfait payement de 6853H 10°, à quoy monte le pavé par luy fait tant sur les glacis que sur les ponts des plaines de Trappes, le Mesnil et Maurepas, et les transports de terre qu'il a faits pour la construction desd. placis. ........ AO ARE 1931 10°
21 avril : à Rogerr, jardinier, pour le plant d’ozier qu'il a fait sur les taluds des chaussées de Marnières. . ds Ne PR LE OPA ARE VER de Las Li
15 décembre : à Le Moyne, terrassier, pour la fouille et transport de terre qu'il a faits sur des esboulis de l’aqueduc de la Boissière.. ...,....,...,.. 34 14°
Somme de ce chapitre... 2571068 0° 11°
CHARPENTERIE
27 janvier -31 mars : au nommé Escoy, charpentier, parfait payement de 13608 13° 8%, à quoy montent ses ouvrages tant pour les trois pavillons des garde-rigolles que pour deux barrières à la chaussée de l’estang du Manliin ie dre date 310h 13° 8°
29 aoust-15 décembre : à luy, parfait payement de quatre digues qu'il a posées aux contre-digues de la ri-
golle de Cognières et prez la Boissière (3 p.) ........ Ga 11° 4%
Somme de ce chapitre. ....... 938% 5°
CC ss...
MENUISERIE
24 febvrier-7 avril : à Cumevazier, menuisier, à compte de la menuiserie qu’il a faite aux pavillons des gardes des rigolles de la playne de Trappes (2 p.).... it PAU dite Ne DA ENS RS Aa LS Gocit
8 décembre : à Jacouxs Desmayes, menuisier, pour ouvrages de menuiserie faits au pavillon du garde de
l’aqueduc de Buc et autres endroits. ........ Lo 10° Somme de ce chapitre. ....... Ghot 10° SERRURERIE.
13 janvier-2/ mars : à Le Roy, serrurier, pour grilles de fer pour mettre sous le mur du parc dans le lit de la LE PER nes CARE DE EU RARE 6oott
13 janvier : à Geoncss SImonwer, serrurier, pour trois grilles de fer qu’il a faites sous le mur du parc et aux deux entrées de l’aqueduc de la Fontaine... .... 391tt
10 mars : à Gopienon, pour payement des ouvrages par luy faits aux pavillons des regards de Satory et à ceux des estangs d’Arcy et de Trappes... ... 148 13°
10 mars : à luy, pour la ferrure qu'il a faite à deux barrières posées aux deux bouts de la chaussée de l’estons deMobml. il Tete SR de ox 337" 8°
7 avril-15 décembre : à luy, pour menus ouvrages faits à la soupape de l’estang de Trappes et autres endrone orme) ins A 110 18°
20 janvier : à Nicoras Breron, serrurier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits pour les équipages des soupapes de l’estang de Villaroy . . .... sie 5 o1 18008 16"
17 febvrier : à luy, pour une grille de fer qu'il a fournie pour poser au mur du grand parc, à l'endroit où la rigolle de Villaroy à Toussu le traverse. 1274 17°
31 mars : à luy, pour une grille de fer qu’il a posée au mur du parc de Versailles à la rigolle de la ravine de
Merantais, pezant Gooït, à 4° la livre... ....... 120 10 novembre : à luy, sur les fers qu’il fournit en plusieurs endroits des travaux de Buc............ 200 8-22 décembre : à luy, sur les grilles de fer qu’il fait meltre sur les aqueducs (2 p.)...... baibineblas O0 Somme de ce chapitre... .... 2499 19° RIGOLLES,
13 janvier-30 juin : au nommé ou Muy, terrassier, parfait payement de 5334, à quoy montent les fouilles et transports de terre qu’il a faits pour la rigolle du
moulin de Guiancourt et de Voisins, et pavez faits aux pont et glacis desd. rigolles (9 p.)........... 2809!
13 janvier-91 avril : au nommé SURBLED, terrassier, pour faire le parfait payement de 275 at »° 10%, à quoy montent la fouille et transport de terres qu’il a faits pour la construction de plusieurs pelites rigolles le long des aqueducs et pour fortiflier la rigolle du bois de Nogent CSD RL PA Lan er 21094 9° 10°
Somme de ce chapitre... .. 4g11K 2° 10°
CIMENT
13 janvier - 25 aoust : au Joneueur, pour faire le parfait payement de 9420 13° 4°, à quoy montent les ouvrages de ciment par luy faits dans l’aqueduc de la Verrière pendant l’année dernière et la présente (6 p.)...
ARLES UNE RURT SRE CLR CARRE 5h20 13° 4°
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
10 febvrier : au s° ne Taeny, pour fagots et bois qu’il a livrés pour faire des picquets et hars pour la conservation des digues de la rigolle de Coguières, y compris la voiture. enr DURS S A 2e ÉRRAR EN 4 Te 2/10 2 juin-25 aoust : à luy, pour 338 futailles de chaux livrés pour employer au rempiettement et gobelage au dedans de l’aqueduc de la Verrière, à 334 le mille (Upi)Ae Res NAN ee ns ORDRE 1859 24 febvrier-15 avril : à Samyn, Flamand, pour parfait payement du natage et clionage qu'il a fait sur les taluds des chaussées de Marnières (4 p.)..,.. 454 4* 10 mars : à Bourwav, vitrier, pour ouvrages de vitrerie faits aux trois pavillons des garde-rigolles de la plaine de Trappes....... ee Lt RER PR EROT ED ah mars : au s° pe SainTe-CaTHERINE, pour remboursement de pareille somme payée pour menues dépenses faites pour les travaux dont il prend soin jusqu’au 334Mars Rien HER Na Rs Reese 1e tot af 31 mars : à Cuarues Le Lour, peintre, pour, avec 100 receues le 9 décembre dernier, faire le parfait payement des ouvrages de grosse peinture par luy faits aux trois pavilions des garde-rigolles de la plaine de Trappes A PÉTER TE ARELE sie 2 ES Un LUI Li A CRIS e tte ON 7 avril : à divers particuliers, pour la paille qu’ils ont livrée pour le natage d’une des chaussées des Marnières et autres fournitures. . .... ARR RAULIELN 3064 8° 64 A la dame Ricuow, pour gaules et picquets par elle livrez pour servir au clayonnage d’une desd. chaussées. .
tee ne DÉCIARA ELA ES te RL 1848/4105" À Juuex, voiturier, pour avoir voituré lesd. gaules.. . SE LE CD LOL LME LRU PUS Eu NS NE 401
16 juin : à BeLzsruNE, paveur, tant pour le pavé neuf qu'il a fait à la porte du pavillon de l’estang de Trappes que de celuy qu’il a relevé en différends endroits. . ... ERA SUR PRE CRU SUR EN EEE PS DRE à 128 15°
6 octobre - 3 novembre : à Remy Marécnar, dit Sans Soucr, pour le natlage et clionnage qu’il a fait tant sur la contre digue de Hautebrière que sur une partie de celle des Landes [5 pen, en 393" 7°
20 octobre-3 décembre : à Azgin Dogy, autre, sur nattage el clionnage idem (a p.)........... 310 7°
Somme de ce chapitre. ... 4o7ot 6° 11°
ROLLES D’OUVRIERS
10 febvrier-17 novembre : aux ouvriers qui ont travaillé à mettre des fassines et à la construction du nattage et clionnage des contre-digues de Cognières, des Landes et de Hautebrière, ensemble pour la paille, gaules et piquet qu'ils ont fourni (3 p.). 1400 11° 4°
24 mars : à ceux qui ont labouré et hersé dans l’estang de DOI AEON NE RD ARR Ge thahene 3920N 10°
19 may-3 novembre : aux maçons el manœuvres qui ont travaillé à la journée pour baisser l’aqueduc de la
Vernièré (Sr. iRi lien us 6398 1° 10°
1° décembre : à ceux qui ont achevé de nettoyer
laqueduc de l’estang de Trappes à Satory. . ... 558 9° Somme de ce chapitre. ... 8174 12° 2°
LES EAUX BONNES À BOIRE DE VILD’AVRAY À VERSAILLES
6 janvier-22 décembre : au nommé Samson, entrepreneur, à compte de ses ouvrages et sur les conduiles de tuiaux de grais qu’il pose dans led. aqueduc (11 p.). D ER TERRA AA PAIE ACE CT RSA SE Res à 13h00
6 janvier-22 décembre : à Pierre Le CLerc, dit Prrre, terrassier, à compte de ses ouvrages de terrasse de la butte de Monthoron (6 p.)........ 5... 7200!
6 janvier : au nommé Augrar, entrepreneur, pour un bout d’aqueduc qui sert de communication du puits de Langle aux grands aqueducs venans des Graissets. 390
À luy, pour faire le parfait payement de 1597h 10°, à quoy monte le gravoillage qu’il a fait pour poser le ciment aux aqueducs du regard au-dessus des estangs des Gralssbtss is RSR LAN a. ce 174 10°
k aoust : à Gérar Marcou, entrepreneur, pour la dépense qu'il a faite pour le rétablissement des quatre arcades du gros mur, et le surplus par gralification, en considération. de ses soins, :.......24,.4, 4h18 330oû
230 janvier : à GrarTian Desmans, maréchal, pour les goujons qu'il a employés à l'assemblage des pierres de
ne nt ÉCRIN
ANNÉE 1686. — AQUEDUC DE SATORY
aille qui couvrent le grand aqueduc d’entre la montagne de Picardie et la butte de Monthoron ........ 26% 5°
Au s° pu Cartier, pour pareille somme payée aux ouvriers qui ont fait la couverture de planches sur le petit aqueduc qui est à la butte Montboron, attenant au bout du grand aqueduc.........,:..4..4 4400: 153h
Somme de ce chapitre..... 216164 15°
FOURNITURE DE FER DE FONTE, TUIAUX, ETC
6 janvier-3 mars : au s° Couron, à compte pour tuiaux de 18 pouces de diamètre pour les fontaines du
chasteau de Versailles (4 p.).............. 22500 15 avril-18 aoust : à luy, pour tuiaux d'un pied USSR DRE NE RARE SR CARRE .. bgooott
3 mars-19 may: au s° Desvaucoins, à compte des tuiaux de fer de fonte d’un pied qu’il fournit idem (open +, DTA ED LRU RE RAR AE kh3oof
17 mars : au s° DE Suzemonr, maistre de forges, pour les contre-cœurs de cheminées de fonte de fer qu’il a livrez pour les cheminées du chasteau de Versailles et baslimens de Saint-Cyr. ............... a1o7 14°
26 may : au nommé Paurarr, à compte du déposage et reposage des conduites de tuiaux de 8 pouces qu’il a faits à la machine de la rivière de Seine...... 15oott
23 juin-1°* septembre : à luy, sur idem à Trianon. . ES LUE PCT dd nde edalN ee todo
29 septembre : à luy, sur idem au réservoir de Chesnay et au Parc-aux-Gerfs........,...., NL Re
16 octobre : à luy, sur idem de la conduite d’un pied pour conduire les eaux des réservoirs du Parc-aux-Cerfs dans ceux du bout de l’Isle..... dis rie 1500
27 octobre-10 novembre : à luy, sur les conduites de tuiaux de fer des fontaines de Versailles (2 p.). 3000
10 mars : à Denis La Coste, pour parfait payement de 5got 10°, à quoy montent 152 thoises de tuiaux d’un pied de diamètre et 59 thoïses de tuiaux de 6 pouces, le tout de fer de fonte qu’il a déposez et reposez pour la fontaine de la prairie du parc de Fontainebleau au long duicdtal et AO eu eu sus es, got 10°
Somme de ce chapitre... ... 130498 4°
OUVRAGES DE GLAIZE
6 janvier 1686-22 janvier 1687 : aux nommez Rivière, Rouas et Auré, terrassiers, sur les ouvrages de glaize qu’ils font pour le réservoir de la butte de Mont-
borof (ar p.). 224 1220080 QD 66/00tt
LE
AQUEDUC DE SATORY AU PARC-AUX-CERFS
MACÇONNERIE.
.6 janvier-7 juillet : au nommé Forçrau, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'il fait à l’aqueduc de Salory au Parc-aux-Cerfs (14 p.). 247404
9 juin : à la veuve Crosnier, à compte de ses ouvrages de maçonnerie pour l'aqueduc de la Geurinière au Parc-att- Corse den in Med Neue 5150f
20 janvier -1* septembre : au nommé Bercerox le jeune, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'il fait pour les réservoirs du Parc-aux-Cerfs (17 p.).. 21097
18 septembre : à luy, idem au pont sur le ruisseau de nel, nu PR Rte Ar moe 5oott
18 septembre-16 octobre -: à luy, sur la maçonnerie du pavillon du fontainier du Parc-aux-Cerfs (4 p.).... ab His ADR NS UND ET. Lei 2000!
29 septembre : à luy, sur la maçonnerie au pavillon du garde-chasse dans le petit parc............ 5oott
27 octobre 1686-19 janvier 1687 : à luy, sur l’assise de pierre de taille du pourtour du regard de l’aqueduc du Pare-aux-Gerfs . (B pi) seen een 3500!
30 janvier-10 novembre : à Maurice GaBRiz, à comple des ouvrages de maçonnerie qu’il fait aux réservoirs de la butte de Montboron (28 p.). 134oqhit a° 3°
10 mars : à Le Roy et Bezcevaz, entrepreneurs, à compte de 17154 2° 8° restant deus pour les murs de closture et enceinte de la nouvelle ville de Versailles. . SEAT demie ses déesse dpea ts 284" 6oof
29 septembre-22 décembre : à Larosse, maçon, sur l’aqueduc pour la décharge des eaux de la machine de la Chaussée (5 p.)...... AS Sud don Eu got
Somme de ce chapitre... . 193611 9° 3°
TERRASSES ET OUVRAGES EN GLAISE
6 janvier 1686-12 janvier 1687 : à La Vicne, terrassier, sur les ouvrages de plaise pour les réservoirs du Parc-aux-Cerfs (27 p.)..... dimindes das 14000
6 janvier-16 octobre : au nommé Goxnor, terrassier, sur ses ouvrages de terrasse pour les réservoirs du Parcau CCE (LS pe} as use ide RSR, 34oot
30 janvier-8 décembre : à Pierre Le CLerc, dit Pirne, à compte de la fouille et transport de terre de
1 Cet article porte la rubrique suivante, placée en titre : Murs de closture du Parc-aux-Cerfs.
IMPRIMERIE NATIONALE
931 COMPTES DES BÀÂ'TIMENTS DU ROI. 932
l’allée au-dessus de Choisy, dans le petit parc de Versailles (aa ph cos RAR NES ae 12500
1* septembre - 22 décembre : à Marin Mouun, terrassier, sur le transport des bonnes terres pour planter les arbres au bout de la grande avenue de Versailles ÉPREN base RTL Hotte ,... 8009 11°
24 novembre : à luy, sur le posage des luiaux de fer en manchon, de 6 pouces de diamètre, pour la descharge des bassins des fontaines du chasteau de Marly.. 4oott
8-32 décembre : à Gumow, terrassier, à compte des régallemens de terre de l’aqueduc proche la Geurinière CA PÉROUE EN 9 EVA GNE STANE 2504
3-17 febvrier : à Martin Mouux et La Ferré, terrassiers, à compte de la réparation des routes dans les bois de Fosses-Reposes, Porchefontaine et cotteaux de Jouy (app) sas PR PR EDR CPU PE UE 248
31 mars : aud. Marrix Mouu et autres, pour journées
de manœuvres employez à réparer le conroy de la chaussée:
de l’estang de Roquancourt et autres ouvrages... .. gof
31 mars-7 juillet : à luy, pour parfait payement de 793 19° 4° pour ouvrages de conroy de glaise faits aux deux regards au bout des aqueducs dans le Parc-aux- Cebifb.)h. ue eat nn 4934 12° 4°
18 aoust-2a décembre : à luy et La Fieur, pour le payement des menus ouvrages qu’ils ont faits du 5 aoust aua1 décembre! (gip:h:..4us ss 1390 17°
6 janvier : à Auix, terrassier, pour 12060 thoises de petits fossés qu’il a faits pour marquer les routes dans les nouveaux plants de bois de la plaine entre Marly et No peste SE AR RER h5at 5°
À Marri Mouv, autre, parfait payement de 637, à quoy monte la démolition des murs de l’ancienne closture dahpelk pans. 4524 she Ne ee L37t
10 mars : à Lours Mori, autre, parfait payement de 926 8° 9°, à quoy montent les fouilles et transports de terre par luy faits pour la chaussée proche la porte du parc du costé de Saint-Cyr ............. 1764 8° 9°
30 janvier-18 aoust : à François BeLor, terrassier, parfait payement de 3524 10°, à quoy monte la fouille et transport de terre pour relever la chaussée de l’estang de-Roquencourt'(21 pe). 4.050, a1ahit 10°
Somme de ce chapitre... .. 38g7att 4° 1°
PAVÉ
10 mars : à GeorGes Marcuan, paveur, à compte des ouvrages de pavé qu’il fait aux portes du parc.. 2000
18 septembre : à Louis Rexouzr, autre, à compte de diverses petites chaussées de pavé pour passer sur les
conduittes de tuiaux de fer des environs de Versailles. . RAS PARA CRE PART PRESSE € RO boot
CHARPENTERIE
15 avril-16 octobre : à Jean Maver, charpentier, à compte des racinaux et plattes-formes qu’il fait aux réservoirs de la butte de Montboron (13 p.).... 11000f
CIMENT:e
28 avril-18 septembre : à Nicozas Le Joxczeur, à compte de ses ouvrages de ciment à l’aqueduc depuis le réservoir de la Geurinière jusque: dans le Parc-aux-Cerfs Capri rs CR MECS 27000
2h novembre : à luy, pour, avec 33000 qu’il a regeus les ro, 24 juin, 8 et 22 juillet, 5 et 19 aoust, 3 et 30 septembre, 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre 1685, faire le parfait payement de 39329 8°, à quoy montent les ouvrages de ciment par luy faits à l’aqueduc qui conduit les eaux de la machine à la butte Monthoda ET D EEE PA A TRE PRE PPS EE 6329tt 8°
29 septembre : à luy, pour son payement de plusieurs réparations de maçonnerie aux aqueducs des eaux du
Chesnay, Trianon et Saint-Cyr. ........... 520 /° Somme de ce chapitre... ... 33840 19° COUVERTURE.
29 septembre-10 novembre : à Esriexxe Yvox, couvreur, sur ses ouvrages du pavillon du fontainier du Parc-aux-Cerfs et celui du garde-chasse dans le petit pare 2 07) PPÉART ARGENT DEEE ASRNRUS ARTS SAP RE URSS 1500
MENUISERIE
4 aoust-16 octobre : à Ducmesne, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie qu’il fait pour le logement des fontainiers des réservoirs de la butte de Montboron (Spas GRR nn sien sida aie, 2008
10 mars- 2/4 novembre : à Louis Cnevazier, menuisier, pour huit vannes qu'il a faites pour le regard des réservoirs de la butte de Montboron et les deux vannes du regard de l’eslang de Roquancourt (2 p.).... 320
SERRURERIE
12 may-23 juin : à Cuoquarr, serrurier, sur les équipages qu'il fait pour lever les soupapes de 18 pouces des réservoirs de la butte de Montboron (3 p.)..... 3ooft
21 juillet-10 novembre : à luy, sur les équipages pour les deux regards des testes des aqueducs dans le Parc- LP OMR: D Di) de eue dat a RON
ANNÉE 1686.— COMPIÈGNE
. 21 juillet : à Marmieu Gopiexow, serrurier, sur les portes de fer aux testes des aqueducs du Parc-aux-Cerfs. PA D ART AE LS UN UD PMR OR TR RO UNS ss. 2008
Lk aoust-16 octobre : à luy, sur la serrurerie du logement des fontainiers de la butte Montboron (2 p.). 200ff
3 febvrier : à Dan, serrurier, pour ouvrages de serrurerie qu'il a faits pour les portes et logemens des Suisses du pelit parc, depuis Gallye jusqu’au chemin de Bonnières ...... idee ee RENNAIS 245 16°
8 décembre : à luy, pour ouvrages de serrurerie pour les réparations des faisanderies du grand parc... 20h
10 marcs : à Jean Le Roy, serrurier, pour ouvrages aux quatre vannes servans à retenir les eaux de la butte de Montboron et pour deux autres de l'estang de Roquan- FU DUT RDA SU A AE DE CH RE A CARO € 144
15 décembre : à luy, pour deux grandes grilles pour mettre entre la muraille du cimelière Saint-Antoine et les murs du petit parc, et une grille cintrée pour lécoulement des eaux, pesant 2235 livres, à 3° la livre. . RAS aies Le D ME HN Ou FINE LE CO D
10 mars : à Lavieux, dit Toucouzan, serrurier, pour soixante paires de brides de fer de plusieurs diamettres employées aux conduittes des fontaines du chasteau...
RTS RER ER ER DR NE NOR EN Pas PR 323h 15°
26 may : à luy, pour 74 paires de brides de fer pour 0 RS Re ESS ER AT LR RO mn LES . 3371 10° 4 aoust : à luy, pour 65 paires de brides de fer pour (17 PRESS MAT ARE SPA RERE UT ANS Rens + 391 24 novembre : à luy, pour avoir ferré quatre vannes pour la butte de Monthoron................. 169 8 décembre : à luy, pour quarante-cinq brides de fer pour idem....... HS D AN Sr Dose NAN ON 10 Somme de ce chapitre... .... 43354 18°
OUVRAGES DE FONTE ET DE CUIVRE
16 octobre : à Royer, fondeur, à compte des soupapes qu'il fait pour les réservoirs de la butte de Montboron. . A one ba SRE DA 0 PM nee Don
28 avril : à Le Moyxe, fondeur, pour deux soupapes de cuivre de 18 pouces qu’il a posé dans le ‘regard de l'aqueduc des eaux des estangs de Saclay dans le Parcaué-Gerfs, M iLtesi dite lelresh sn 5goi 4°
12 may-23 juin : à luy, parfait payement de six petits robinets de cuivre, d’une soupape de 2 pouces de diamètre et des soupapes de 18 pouces qu’il a faites (4 p.). FU à à à de De da set de oi SITE TOME
7 juillet : à luy, pour deux soupapes de cuivre de 18 pouces pour poser dans les réservoirs du jardin de la Charité d’Avon, près Fontainebleau. .... 613# 11° 64
18 aoust-18 septembre : à luy, pour parfait payement de six soupapes de cuivre de 18 pouces de diamètre
Cr PNR ae der a . 1568 o° 3° 24 novembre : à luy, sur un robinet de 18 pouces pour les réservoirs de la butte. ...,......... 500
Somme de ce chapitre. .... 7248 6° 3°
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
3 febvrier : à la veuve de Sprre Bray, épinglier, pour ouvrages de fil de fer à petits trous qu’il a faits et posez à la laiterie de Gallye. . . ........:........ 1218
17 mars : à Lacrance, voiturier et autres, pour plusieurs menus ouvrages faits sous la conduite du s° Law BERT, jusqu'au 16 mars................ . 206 19°
28 avril-4 aoust : à Larenté, Martin Mouzin et La Fzeur, pour leurs menus ouvrages jusqu'au 3 aoust EU TA) RATES PO ERE De Neue 9331 12°
24 novembre : à Louis Le Roy, tourneur, pour vingtdeux tampons de bois d’ormes pour boucher les jours de l’aqueduc de Montboron............... 28H 10°
6 janvier : aux ouvriers qui ont travaillé jusqu’au 2 janvier à l'esbouly, prez les réservoirs de la plaine de DEV ane )e HO 2 AIN piele: dl ele Pat NOR 1054 8°
3 febvrier : à Manriw Mouzin et LarerTÉ, pour journées d'ouvriers qu’ils ont employez à vuider l’eau de la cave du logement du Suisse au-dessus de la porte de
Choisy, et autres dépenses jusqu'au 2 de ce mois...... SU EUIONR ÉPe ode ÉÉtes VRP Let D'IDAT TE
Somme de ce chapitre....... 1449 14°
COMPIÈGNE
17 febvrier : à Camay, Le Cuerc et autres, pour plusieurs réparations de serrurerie et maçonnerie faites au chasteau de Compiègne jusqu'au 16 de é mois.... ho 5°
31 mars : au nommé Micasse, savoir : 318 pour trois quartiers de l'entretien des routtes de la forest de Compiègne, escheus le 1° janvier dernier, et Agof 13" pour une année de l'entretien des fossez de lad. forest escheue le dernier décembre dernier ...... 908h 13°
Somme de ce chapitre. ...... g4h8l 18°
MAÇONNERIE ET TERRASSES
19 avril : à Jouer le jeune, entrepreneur, pour parfait payement de 31894 15°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu’il à faits pour la construction de plusieurs ponts sur les terres de Glatigny, tant sur les rizolles que sur les conduites qui amènent les eaux à Versallles + : . + « she ito nada US ... 19339145!
6 octobre-17 novembre : au nommé Pivain, terrassier, parfait payement du remblay de l’aqueduc de Satory et des rigolles qu’il fait entre led. aqueduc et les murs du parc de Versailles (a p.).............,... q7it
10 mars : à CAQUELARD, menuisier, à compte de 1707 19° restant à payer des ouvrages qu'il a faits aux pavillons du grand parc.............. pe PER 5oott
BORNES DE GRAIS
28 avril-22 décembre : à Brocuer ct consors, tailleurs de pierre, à compte de 295 bornes de grais pour planter dans les deux remises du costé de Villepreux et de Saint Nom (api Jet. SAS, SFÉOOON
22 décembre : à Le Roy, à compte de soixante-six bornes qu’il a plantées et scellées pour la séparation des terres nouvellement acquises par S. M....... 754 18°
A Nicoras Hu, voiturier, à compile de soixante-six bornes qu’il a voiturées du fond de Magni autour de l’estang de Trappes... ... ARR ESMEMRRERIE 82H 10°
Somme de ce chapitre... ... .. 1098178
GROSSE PEINTURE
28 avril: à Jamauzr et Rocuer, peintres, sçavoir : 349% 13° pour le payement de 446 thoises 7 pieds d’impression de grosse péinture de jaune faite en huisle aux croisées et grandes portes des pavillons du grand pare, à raison de 15° la thoise, et 97" par gratification, à cause de l'éloignement des lieux.....,...,..... 446 13°
FOSSÉS ET RIGOLLES.
13 janvier-8 septembre : à Jean Nicoze, terrassier, pour parfait payement de 9839# 15° 8%, à quoy montent les ouvrages de terrasse par luy faits pour la chaussée de leslang de la Tour, fossé de Vicille- Église et autres, et 75# par gratification (3 p.)... 8g4tt 15° 84
12 janvier-31 mars : à Jean et Curisrorze Barnier,
terrassiers, pour parfait payement de 86334 15° 74, à quoy montent ses ouvrages de terrasse du fossé de Vieille-
Église (BE phsssesus RAR EL ne Eau 6734 15° 7° 13 janvier : à Louis Bezrau, dit La Pensée, sur ses ouvrages à l’aqueduc de Vieille-Églize. ........ 350*
À Jean Pousser, terrassier, à compte de divers ou- Nrapes au Perray. 44552, UE He 44... :4508 13 janvier-6 avril : à Guicraume Du Hair, dit Grann- Pré et Jean Mann, terrassiers, parfait payement de 6628 5° 101, à quoy montent leurs ouvrages de la retenue au-dessus de la chaussée du Perray et des rigolles au-dessus de Montmort (7 p.)........ . 2783 6° 81 27 janvier : à Pierre Le Czerc, dit Prrre, sur les rigolles de la ravine de Couppe-gorge à l’estang du Per- Paÿ (lp) sn sunaeh eee snnn Nes 06 54oot 24 mars : à luy, sur les ouvrages de terre des rigolles du si Benoiem is Ports DE LOS CNP AT EE 20008 7 avril-17 novembre : à Juy, sur bé rigolles et aqueducs des 'Breviaines és 44 pésen titi La 1hoott 9 may-17 novembre : à luy, sur le fossé de communication entre la chaussée d’Holande et Port-Royat
(ES 0 RARE PRES ONE AE ME nd Et .... 84oot 5 may-16 juin : à luy, sur le conroy des marnières de lestang de Port-Royal (2 p.)........ fine: BOON
5 may-6 octobre : à luy, sur la chaussée de la Ville- HénNe (O piles PAP see 1900 19 may-2 juin : à luy, sur l’eslargissement de la rigolle de la descharge de de du Perray (2 p.).. denis MP DU D TUE RC SEVEN à 1860!
19 may-3 novembre : à pute sur les ponts de maçonnerie sur les rigolles aux chemins de Rambouillet et à Ja chaussée du Perray (6 p.)...... drhdenments 21007 19 may-16 octobre : à luy, sur le pavé des glacis des rigoues du Perret (bb eue: 1600 16 juillet : à luy, sur les rigolles du Perray aux Bre- VINS eg Re AUS MAR OR dre ed ques 200 17 novembre : à luy, sur l’eslargissement de la rigolle qui sert de décharge à l’estang du Perray.. 4oott À luy, sur le conroy qui a esté fait dans les marnières des estangs de Port-Royal et de la Tour, où les eaux se PÉNABRE Lan urT APE ANS son 18 janvier -8 septembre : à CLaure Mussax et CLaupr pu Saurier, terrassiers, sur les rigolles qu'ils font à la chaussée du petit Port-Royal et à la commune de Mon- MU D) oies fees ns 12007 13 janvier-1* décembre : à Simon Tnierny et Micrez Purain, terrassiers, parfait payement de 120254 1° 4û, à quoy montent les fouilles et transports de terre par eux
a ME 7 D
faits pour les rigolles des environs du Perray, Haute- Brière et commune de Monfort (8p.)... 24934 1° 4%
8 septembre : aud. Purain, sur les terres qu'il a fait remuer aux environs des Essarts. ........,,. 29 8°
13 janvier-10 mars : à Manruar el Parpon Beauvais, entrepreneurs, à compte de leurs ouvrages à l’aqueduc de lArtoire:(5:p. hi ere been Cat
13 janvier-10 febvrier : à Léonvarn Tuowas, entrepreneur, à compte de l’acqueduc de l’Artoire et du pavé des deux ponts de Haute-Brière (3 p.)....... 1497
13 janvier-15 décembre : à Louis Carrier, parfait payement de 1567 5° 10° pour les ouvrages de pavé el remblay qu’il a faits aux ponts du costé du Perray et de Vicille-Épglise (7 p.)......... és 069 #0f
20 octobre -3 novembre : à François Le Forr, maçon, à compte de ses ouvrages pour le logement d’un gardeprez à l’estang de la Tour (a p.)............ boott
13 janvier-18 septembre : à Jean Micuez et Jeax Marain, son associé, parfait payement du remblay des terres de l’aqueduc de Mauregard (8 p.)........ 7764 4° 6°
13 janvier-15 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé au remblay des terres des acqueducs de Vieïlle- Église, du Perray, de lArtoire, et autres endroits (a pe ace a NN ect 72854 15° 3°
Somme de ce chapitre. ... 810174 6° 10°
DIVERSES DÉPENSES DE VERSAILLES ET DES ENVIRONS
97 janvier : à Cnocarr, serrurier, parfait payement de 338, à quoy montent les équipages de soupapes qu’il a livrez aux eslangs du petit Port-Royal et du Perré... PRE LR A LP PRE RTE REDON R 2181
3 febvrier-15 décembre : aux nommez Bourçauzr et Maris, arpenteurs, pour leurs appointemens, de novembre 1685 à octobre 1686, à raison de 15oft à chacun, par mois, et le surplus pour journées d’hommes qu'ils ont employez à prendre des niveaux aux environs de Versailles et à faire les arpentages des bois de l’Estang et vallée de lHomme-Mort (6 p.)......... GAAGt 8°
10 febvrier : aux sieurs Nicozue et Ruzizuion, pour le payement de 173 soldats de Sauces, 162 de Greper et 30 paysans qui ont travaillé chacun un jour à faire la rigolle pour amener les eaux de la ravine de Vieille-Églize à l’acqueduc, à raison de 12° chacun.......... 919
À François Mueuer, imprimeur, pour les impressions et fournitures qu’il a faites pour les Bastimens pendant l'année dernière. use en 192908
17 febvrier : au nommé Vizcewan, garde des avenues
etrigolles , establi au pavillon du Pré-Clos, pour luy avoir un lict et quelques ustancils nécessaires... ...... Got
24 febvrier : aux nommez La Fceur, La Bonré et Lax- 6Lois, pour les mardelles qui ont esté fournyes pour les aqueducs des Essards............,..,,,.... Got
Aux nommez Osrenorre et autres ouvriers à la tasche au conroy de laqueduc de T’Artoire, à celui derrière les Essaris et à celui du Perré, pendant deux semaines finies le a3 febvrier. ....:.:...:..,. 1994 15° 64
10 mars : aux nommez Esmonix !, Onrrx et La Vaussee, moitié de 43634 18° pour la solde de trois cents chevaux fournis pour les Bastimens depuis le 5 mars jusau say r6088, in usuel 22810 19!
17 mars-1* décembre : à Macxor, charpentier, pour remboursement de ce qu’il a payé à plusieurs charpeniers et scieurs de long qui ont travaillé aux moulins de Clapnt (a pui: RAR CA OPRN RE ARS ARR AE LE
17 mars : au nommé Bnoc et aulres ouvriers qui ont travaillé aux rigolles faites autour des murs du grand parc, du 15 décembre 1685 au 8 mars courant, à raison de 2 et 3° la thoise ............. s... 345 9°
2h mars : au s° Corron, pour son remboursement de la dépense extraordinaire faite à l’aqueduc de PArtoire, y compris 5of pour son logement ............ 130
19 avril: à plusieurs Limousins et manœuvres qui ont travaillé aux réparations des moulins de Clagni et Satory pendant deux semaines finies le 30 mars.... 119# 10°
A M. le marquis ne Poreny et autres, pour les arbres à eux appartenans que l’on a coupés pour faire des passages pour les gens de pied sur la rigolle de Coupe- Fu CALME EPP ESE REA Ta RG NES ET ASS 5oît
Au s° Renauur, pour les dépenses de la Chambre du Conseil des Bastimens, du 23 janvier au 31 décembre
OBS LEE CE Eat Se DM RAS ARR CPR EE Dar
21 avril: au s° Boyer, pour les frais extraordinaires qu’il a faits pour la vérification de l’arpentage des bois des Célestins, sçiz entre les fonds de Buc et le Parc-aux- CE ns sie MR RO a 0 Me ta EE O
28 avril : au s° Ducniron, pour remboursement de pareille somme payée pour menues dépenses faites au magasin des plombs à Versailles, du 1* octobre 1683. au dernier décembre 1685..,............ ho 11°
À luy, pour le payement des ouvriers qui ont travaillé à découvrir l’estuy aux robinets des conduites des moulins de Clagny, depuis le 10 décembre 1685 jusqu’au 19: mars déftmiér. 2/2 04 mis lit ao 13467
20 octobre : à luy, pour 38 thuiaux de plomb de 8 pouces qu'il a fait lirer sur le chemin qui va au réservoir du Chesnay PS AU ER Turn ra OO)
! Voyez HÉMoNIN à la table.
28 avril: au s' Denvirze, pour quatre chevaux qu'ila |
acheptez pour les quatre garde-rigolles, tant des Essarts, du Mesnil et de la Boissière que du Pré-Clos... 42of 23 juin : à Nicouas Baron, marchand de bois, pour ceintres et freins qu’il a livrez aux moulins de Clagni et Satori pendant la présente année... . 18ott 23 juin-25 aoust : à Nicozas Cueyez, meusnier, pour ouvrages de ferrures qu’il a faits aux moulins de Clagny en 1685 et jusqu’au 20 may dernier (a p.)... 479 5° 23 juin : à Le Movxe, fondeur, pour ouvrages de
cuivre pour les moulins en 1684 et 1683.. 1017" 12°
33 juin-1% décembre : à Juzren Levé, meusnier, pour plusieurs voitures qu’il a fournies pour mener des bois, godets et équipages aux moulins de Clagni et Satori (a ph: es dnesen LU X NOT
23 juin-1* décembre : aux charpentiers qui ont travaillé à rétablir lesd. moulins jusqu’au 7 octobre (2 p.). .. 684 10°
à ceux qui ont travaillé à vuider le vieux
ss see eee
30 juin :
magasin de Satory, du 13 au 30 mars dernier. 65 10° à Guiccauue Bovucuer, taillandicr, pour ouvrages faits et fournis pour les moulins de Satory, de novembre 1685 jusqu’au 4 octobre (2 p.). Ab RP RAEr EU ET D
au s° RousseLor, pour remboursement de
30 juin-1* décembre :
ee. eee nee
30 juin :
pareille somme payée pour réparations faites au logement qu’il occupe au Perray.,.............. 1908
7 juillet : à Mozière et Pamiser, marchands de bois, pour les bois fournis pour les vaisseaux du canal... 2151
16 juillet : aux dames Abbesse, Religieuses et couvent du monastère royal de Saint-Louis de Poissy, pour les bois qu’elles ont fourny pour les réparations des vaisseaux du canal de Versailles en 1685..,...... koott
18 aoust : au s° Bouin, appoticaire, pour remèdes qu'il à fournis à plusieurs inspecteurs des Bastimens en 1684, 1685.68 1686: (a ph. sivs sic : LOqE
À Cazes, tailleur d’habits, pour six justaucorps de drap du seau !, bleu, fournis à six gardes de rigolles des
environs de Versailles. ...... Sad ie DROIT
1 C'est-à-dire d'Usseau, pelite localité voisine de Carcassonne, où l’on fabriquait des draps communs. Scarron en a Parlé plus d’une fois; dans son Roman comique, il se moque des jeunes gens du Mans qui dansent «en bas de drap de Holfande ou d’Usseau et en souliers cirés». (2° partie, chap. xvir.) H en parle aussi dans le Virgile travesti :
Achates eut du drap d’Usseau De quoi se faire un long manteau. ( Livre I.)
Tlem son superbe manteau, Fait à Sidon du drap d'Usseau Et qu’elle portoit en écharpe. (Livre IV.)
À Paquer, serrurier, pour deux milliers de vis qu'il a fourni pour les moulins de Clagni et Satori..... 3084
22 septembre : à Mazzer, charpentier, pour les bois qu’il a livrez pour lesd. moulins en 1685 et 1686.... MR FAURE sait à LALOBATA TE 6°
17 novembre : au nommé Pouuner, pour les ouvriers qui ont travaillé à remaçonner sous les grilles du grand parc, depuis la porte de Porchefontaine jusqu’à celle de 1445 6% à Rousseau, cordier, pour les cor-
Jones
esse ue,
1% décembre :
dages fournis pour les moulins de Clagni et de Salori. .
Lo ane dis Sr NÉS ARR RS MATE Pa Re ee a tt À Durois, maçon, pour ouvrages de maçonnerie faits ET LE CRE AA A PAR DRE AE TS A EE TU LEA
Somme de ce chapitre. ...... 2a4a5tt 5°
JARDIN POTAGER DE VERSAILLES
13 janvier-8 décembre : au s° pE La Quinrinxe, à compte de lentretenement du jardin potager de Versailles, du mois de décembre 1685 au mois de novembre ÉPOUSER iigetut drames Denot
3 mars : à luy, pour ses gages de l’année 1685 à
cause dud. entretenement.,......,........ 2000
Somme de ce chapitre......... 17000!
ENTRETENEMENS DES JARDINS DU PETIT PARG.
10 febvrier-18 septembre : à Henry Dupuxs, jardinier, ayant l’entretenement des allées du petit parc, orangerie et pourtour du canal de Versailles, pour son entretenement pendant les quartiers de juillet et octobre 1685, janvier et avril 1686, savoir : 120008 pour l’entretenement des allées du petit parc, looot pour celui de l’orangerie, et 24oott pour celuy du pourtour du capal (A ip}. subi ke DRE TE ES . 18hoof
2a décembre : à luy, A6oott, et à Drouanr, rocailleur, 6504 pour l'entretenement des rocailles, et à Le Moyxe, fondeur, pour celuy de ses conduites de fontaines, 3754 pour le quartier de juillet................. 56251
10 febvrier : à Laurens True, jardinier, ayant l’entretenement du jardin de Trianon, pour ses gages du quartier de juillet 1685.................. a95oñ
28 avril : à luy, pour avec 371 faisant moitié de 7ho# qui luy sont diminuez pour la dépense qui a esté faite en 1685 à fournir voitures et oster dud. jardin le grand fumier nécessaire à couvrir 106 thoises de baraques qui ont servy à la couverture des orangers plantez en palissades dans led. jardin, faire le parfait payement de ses gages de 2a5oï pour ses gages du quartier d’oc- . 1879!
tobre derniers bi NE NE PR AMIeR
28 juillet : à luy, pour, avec 3711 faisant moitié de 7h qui luy sont diminuez pour ce que dessus, faire le parfait payement de 2250 pour ses gages du quartier de janfien.s fast Jasper ui a Gi DETER
3 mars-22a décembre : à Remy Jason, ayant l'entretenement du Mail et allées du pourtour de la pièce des Suisses, pour ses gages du quartier d'avril 1685 au quartier de juillet 1686 (5 p.)................ 135ott
18 septembre-22 décembre : à Ouvier Fseurant, ayant celui du jardin de Trianon, pour les quartiers d'avril et juillet, à raison de gooo par an, avec déduction de 7hatt, comme à Trumez cy-dessus (2 p.)...:. ARE SA TO PS RE Nr RS
Somme de ce chapitre........ 35141
ÊT CONDUITES DES TUIAUX DE FER DE FONTE ET AUTRES
24 febvrier-22 décembre : à Crauve Denis, fontainier, ayant l’entretenement des fontaines, pour le dernier quarlier de 1685 et les trois premiers de 1686 CR EE RE a RTS A 00008
24 febvrier-a2 décembre : à luy, pour l’augmentation dud. entretenement (4 p.)....:...:.... 3haoû
2h febvrier-22 décembre : à Remr Denis fils, ayant
lentretenement des fontaines de Trianon, de la fontaine
de la décharge du canal et des réservoirs au-dessus de Trianon pendant une année (4 p.):......... 15oot
À luy, pour les gages de son garçon idem. .... 300
a4 febvrier : à Craune Dexis fils, fontainier, pour les six derniers mois de 1685 et les six premiers de 1686 de la gratification que S. M. luy accorde d’extraorditaire par chaeun.an (2 p.):..........:..6,4 4Goî
3 mars : à Denis La Cosre, ayant l’entretenement de loutes les conduites des tuiaux de fer de fonte des fontaines du chasteau de Versailles, pour son entretenement pendant le dernier quartier 1685.........,. 925oot
17 mars- 25 aoust : à Le Moyne, fondeur, ayant l’entretenement de tous les ouvrages de cuivre des fontaines de Versailles, pour ses gages des deux derniers quartiers de 1685 et des deux premiers de 1686 (4 p.).... semi ae eine eus dun dsl de ON
28 avril- 1° décembre : à Pierre Lisqui, marbrier, ayant celuy de tous les ouvrages de marbre de Versailles, pour ses gages pendant le mesme temps (4 p.).. 1500
19 may- 8 décembre : au.nommé Pavzarr, ayant l’entretenement de toutes les conduites de tuiaux de fer de fonte des fontaines du chasteau de Versailles, Marly, machine de la rivière de Seyne et environs de Versailles,
pour les trois premiers quartiers de 1686, à raison de 200608 par ar (3fp. Hi sa Ni x, | 7500!
Somme de ce chapitre. ........ 2868ott
GAGES DES MEUNIERS
24 febvrier : à Anroiwe Daupmin, meunier des deux moulins vieux de Clagni, pour ses gages pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 1685........ 250ott
À Nicoras Cugyez, meusnier du troisième moulin, as MED LUCE LOT CRDP NOR CENT UE AMMEETE Te
Aux deux susnommez, pour l'entretenement des graisses et chevilles desd. moulins, pendant idem. . .. 598 7° 64
À Juzex Levé, ayant l’entretenement du premier moulin neuf de Clagny, idem. ............... 2oott
À Esniewne Pivin, ayant celuy du deuxième moulin neu$ de Clagny, idem... 4. savent css: 2001
Aux deux susnommez, pour lentretenement des graisses et chevilles desd. moulins pendant led. temps. 5ot
Aux cinq meusniers des cinq moulins de Satory, pour leurs gages pendant led. temps, à cause de l’entretenement desd. moulins, la somme de 10001, sçavoir :
À François Anroine, ayant la conduite de la grande tour et premier moulin de Satory............ 2004
À Louis Vaizée; ayant celle du second....... 9200
À François Prévosrez, ayant celle du troisième. 200tt
À Anroixe Macnor, ayant celle du quatrième... 92001
À François Hinc, ayant celle du cinquième... 200
Auxd. cinq meusniers pour l’entretenement des graisses et chevilles desd, moulins pendant led. temps... 1254
7 juillet-8 décembre : aux cy-dessus nommez, pour leurs gages des trois premiers quartiers de 1686 (3 p.). dns dela as Abe PRE bite BOOT 94 65
Somme de ce chapitre....... 8037 10°
OFFICIERS ET MATELOTS SERVANS SUR LE CANAL DE VERSAILLES
18 janvier : au s° Descamps, comite, pour paiement de quinze journées, y compris 100Hde gratification, pour luy donner moyen de s'en retourner à Marseille. 150
13 janvier-1* décembre : au s° Martin, capitaine des vaisseaux du canal, pour trente-un mariniers de rame! venus de Marseille, pour leur solde du 4 janvier au 30 novembre, à raison de 15° par jour pour chacun (aie ares 4 prennent sisi nale ist a eat TAMLANE 1 07
24 febvrier-1** décembre : à luy, pour le payement des soldats des galliottes du canal, de febvrier à fin noven (9 dass a 2e eotemaunte bel nat 000 5°
* Pendant l'été, comme on a pu le remarquer déjà, le nombre des matelots augmentait sensiblement.
24 mars : à luy, pour remboursement de ce qu'il a payé aux soldats des galliottes qui ont ramé sur la galère et qui ont tiré le modèle à terre, les 11, 12, 13, hot LD ANR ee lune Ein aR LL ga
20 novembre : à luy, pour remboursement de onze mariniers de rame que l’on a renvoyé en Provence, pour chacun dix-huit jours, et au calfateur de la gallère, pour trois mois et demi de sa paye..........,... 3o4t 5°
24 febvrier : aud. s° Marin, capitaine des vaisseaux du canal, pour ses gages des mois d'octobre, novembre et décembre de l’année dernière, à raison de 2400 par MUR ee UNIQUE LOU Ua PAT LEGO"
À Cnrisropuce Le Roux, maistre, pour idem de 84ott POLAR Le Ve LOU OMR OR LE 10 10n
À Micuez Beuze, contre-maistre, pour idem, à raison de Ta EL Le ces mer cie Ru, MOD
À Jeax Mencrron, dit LA ViocerTe, pour idem, à rai- SON Ce NO OA ENS MA Ne ER es SR AG
À Jaques Fosse, calfateur, pour idem........ 210N
À Jaques Douvizce, autre, pour idem........ 2104
À Jaouss Lecowre, charpentier, pour idem. ... 92104
À Nicoras Mawessier, autre, pour idem...... 9210f
À Jean Cannon, autre, pour idem.........., 210
À Jean Kerwez, matelot, pour idem, à raison de 64o D RC CE MORE CERN tacite À LL
À Noëz Cosré, autre, pour idem. ......,... 1354
À Micuez La Vienne, autre, pour idem...... 135
À Pierre Connier, autre pour 1dem......... 1354
À Jean Brewarr, autre, pour idem. ......... 1354
À Guiraume Le Doux, autre, pour idem.... 135h
À Laurexs Mayer, autre, pour idem. ........ 1354
À Nicoras GranDva, autre, pour idem...... 135
À Anoré Morez, autre, pour idem.....,,.... 135
À Pierre CuasriLon, autre, pour idem, à raison de BOOT DAT Amandine Tama Ve Ma) ci ON
À Fraxçois Vinau, à raison de 2qott par an. 674 10°
À Howoné Vinaz, pour idem ............ 6 10°
À Jean Nipat, pour sde 4,484 e542 67140
À Jean-Baprisre Le Jusre, pour idem...... 67% 10°
21 avril : auxd. s° Marxin et au nommé Le Roux, à 11008 par an; auxd. Micuez Beuze, Jaques Le Conre, Caxpox, Mawessier, Fosse, Douvizze, Mercerow, Ker- NEL, Bremarre, Le Conrpier, Monez, LAvIENKE, Costé, Granpvaz, Cuamizcox, François Vinorri, à 2701 par an; Hoxworé et Jean Vinorrt, Jeax-Baprisre Jusre, à la mesme raison, Mayer, congédié, matelot, Bremonr, comitte, à 100 par mois; Jean Bourpon, sous-comitte, depuis le 15 febvrier jusqu’au dernier mars, 105; Josepu Duouesxe, charpentier, et Gasparp Arnaur, calfateur,
déepuis le 1°* febvrier jusqu’au dernier mars, à 354 par maois ; CLaune Gervais, Jean Liccié, Lours Cauvin, Louis Darrior et Josepu Trevax, depuis le 26 febvrier jusquu’au dernier mars, 48H chacun, et Guicraumwe René, deemye paye, idem, pour leurs gages pendant le quartier dee janvier, febvrier el mars, à raison de ce que chacun à éeslé cy-devant payé. .::....54..4,444,.. 45ogît
k aoust : ausd. s° Marnin, Le Roux, Beuze, Meecruer, LE Coure, Canpox, Case, Fosse, Douvicze, Ar- NAAVERS, Bourpov, Menceron, Crenez, Cosré, Morez, Cüorpier, Bremar, Gnranpvaz, La Vienne, German, Luacier, Gauvin, Darzcor, Trevan, Cuasrizcon, François ett Howoré Vinorn, Jeax Vinorni, dit LE FLamanp, Jean- Bsaprisre Le Jusre, Revnier, Lawgerr, Cnoisy, Rossinoz, Bgenon, Masurier et Sazicon, tous servans sur le canal, poour leurs gages des mois d'avril, may et juin derniers, à raison de ce que chacun d’eux a accoutumé de rece- VOBIP SE Ne UNE ment Aer te EE 40e
15 décembre : auxd. 8° Marmnin, Le Roux, Marureu Suuer, commissaire pour le mois de septembre, à 1200 paar an, Bourpon, Le Comre, Cannon, Cuaisne, Josow, Mlansier, Fosse, Douvisre, MenseroN, Quernez, Corxay, Gxerman, Morez, Corpier, Bremar, Granpvaz, LEGtEr, Cäauvin, Dazrior, Masurier, Cnoisy, Sazuicon, Rossiennoz, TrevanD, La Vienne, LamBerT, BENON, CuÂrizcon, Frrançois Vinorr:, Howworé Vinorry, Jean Vinorri, JEan- Biaprisre Juste et Guixaume Renyé, pour leurs gages peendant le quartier de juillet dernier. . «.. 5519 10°
19 may : à Jean Bounox, sous-comite de la gallère, Joosepm Cuesne, charpentier, et Gasparp: Annauzr, calfateeur, sçavoir : 70 au premier, pour suplément de ses gaages depuis le 15 janvier jusqu’au 15 febvrier, obmis daans le dernier estat, et 140 ausd. Ducuesxe et Anr- NaaULT, pour leurs gages dud. mois de febvrier dernier, à raaison de 7ol pour chacun par mois.......... 210
18 aoust : à German, Cauvinx, Trevanr, Daxor et Lracrer, matelots de rembade! pour le solde, depuis le 14h janvier dernier jusqu’au 26 febvrier ensuivant, à raisoon de 30° par jour pour chacun, y compris la demisoblde de Gurzzaume Reynier, pendant le mesme temps...
2h febvrier : à Jaques Loricx, gondolier vénitien,
poour ses gages des six derniers mois 1685, à raison de.
UT UE CN ONE PT NP dead LL À Jean Massacari, autre, idem............. 6oott
À Parwanin, autre, idem................). Goo
?1 La rambade est, d'après le Dictionnaire de Trévoux, la
panrtie la plus avancée de la galère, qui est entre le bout du covursier et l'éperon.
ANNÉE 1686.— GAGIES PAYÉS PAR ORDONNANCE
À Josspn Sora, aulre, pendant les mois d’octobre, novembre et décembre de lad. année, à raison de 120 Par moisson a SM ABLE (Bo
À Pierre Massacart, autre, pour idem... .... 3(6ott
À Banrnécemy Pancaronio, pour idem, à raison de 75 par mois vais que eat 33 0e 1900
A Anpré Verar, autre, pour idem....,...... 95
À Jean-Baprisre Sora, autre, pour idem..... 25
À Marc Tarapara , autre, pour idem, à lad. raison 2:25H
19 may : ausd. Loricn, J. Massacarr, Parmarin, Josex Sora, P. Massacarr, Pancazonro, Verat, J.-B. Sora, Tarasara, Vinorri et Borezcr, gondoliers vénitiens, pour leurs gages du quartier de janvier dernier, à la messme raison que. dessus jai ue eo ete pe tr SQMON
18 aoust : aux susd. et à Vincent Doria, gondoliiers
véniliens servans sur le canal, pour leurs appointennens
du quartier d’avril dernier ...,............ 3105 22 décembre : aux susdits, à Senea et à Manewri, pour le mesme temps, tous gondolliers vénitiens, pour
les gages du quartier de juillet............. 34:08 |
26 may : aud. Vincent Doria, gondolier, pour ses gages du quartier de janvier, à 75! par mois.... 2:25 16 juillet : à Marmieu Croga el Nicoras Manenri, gçondoliers vénitiens nouvellement arrivez, pour leurs gages du présent mois et des quinze premiers jours du mmois prochain, à raison de 75" par mois pour chacun. 25h 24 febvrier : à Guicrauwe Lx Doux, malelot, pourr ses gages du mois de janvier dernier et du courant... of 7 avril: à CuaRLes Puissiun, matelot provençal, prour ses gages des mois de febvrier et mars dernier, à /454 DR AO SE da id ae OU aoust : au nommé Bréwoxn, comite de la gallère du canal, pour ses appointemens des mois d'avril, may, jjuin ef Juulét, PSE or da one: 7 dus « LOI 8 septembre : à Suann, comite de la gallère, pour deux mois de ses appointemens qui escherront le 11: du courant, à 100% par MODS e14 4 ee tons. à OO
Somme de ce chapitre. ..... 454g8tt 15°
ENTRETENEMENS DES COUVERTURES
DES MAISONS ROYALLES
- 3 febvrier : à Jean Camay, couvreur, ayant l’entreteznement des couvertures du chasteau de Compiègne, pour ses gages dud. entretenement pendant les quartiiers d'avril et juillet 4685%4 240405 20 0 1e Aracoi
28 avril : à luy et à la veuve Cuampois, pour leurs gages du dernier quartier 1685.............. 10001
ah febvrier-26 may : à Esriënne Yvon, couvreeur,
ayant l’entretenement des Maisons Royalles de Paris, la Pépinière du Roule, Madrid, la Meutte et la Savonnerie, pour led. entretenement pendant l’année 1685 et le quarlier de janvier 1686, à raison de 3520! par an (pe }ess clins MA En Memento ot
28 avril-15 décembre : à luy, pour l’entretenement des couvertures des Maisons Royalles de Versailles pendant les deux derniers quartiers de 1685 et le premier de 1686, à raison de 6000 par an (3 p.).... A5oot septembre : à Norz Marrix, couvreur,
17 mars-1° ayant l’entrelenement des couvertures du chasteau de Vincennes, pour ses gages à cause dud. entretenement pendant les six derniers mois de 1684, de l’année 1685 et des six premiers mois de 1686, à raison de 900! par an (h:pi}s en Solace 4 2800
Somme de ce chapitre......... 11000
GAGES PAYEZ PAR ORDONNANCE
6 janvier-3 mars : à Berraéceuy DamBreyne, jardinier flamand, ayant inspection sur les ouvriers qui {ravaillent aux pépinières des Maisons Royales, pour ses gages de novembre 1685 à febvrier 1686, y compris son voyage d'Artois à Versailles (a p.)...,........ aooî
20 janvier : au s' Gousow, employé à toiser les ouvrages, pour ses appointemens des mois de novembre et décembre 1685, à raison de 36008 par an..... 6oott
Au s° Corrox, employé aux travaux du Perray, pour tdene, à 2400! !par:an.. 4,244... NTITOON
Au s° Trinox, employé idem, du 1% novembre au 20 décembre, à gooff par an......,...:.... 1958
Au s° Descrarsaux le jeune, employé idem, appointemens de novembre et décembre, à lad. raison.. 150
Au s° px LA Verexe, employé idem, pour le mesme temps; à. 13008! par ani... ha. “aoof
Au s° De SainTe-CATHERINE, employé aux travaux de la plaine d’Eslancourt et du Mesnil, à raison de 3o0ot partons RUN ORALE AN ess Doi
Au s° Boursy, employé idem, à goo! par an.. 15oti
Au s° ne Ron, employé à la mesme raison... 150
Au s' Guisexr, employé aux travaux de Trappes et de Bouviers,. à 15001 parçaf 24% , 5h 44 dal. a aboîtt
Au s° Genurr, employé idem, à raison de 900% par ami dt Da ira Es se 260
Au s' Pscouer, employé, du 1° novembre au 20 décembretidemil à 2800 bal ele ini ob
Au_s°.ne Fraveuieu, employé aux fravaux de Buc et de Saclay, pour novembre et décembre, à 2400 par Anis D DR ULES à os dant EL Ar SOS
IMPRIMERIE NATIONALE
Au s° Lecoux, employé idem, à 900 par an.. 150 Au s° pe La GRANGE, employé dem. ........ 150 Au s° La Viorerre, employé du 1° novembre au av décembre. : {. eut a 000: SORTE NN D LL 20 janvier -10 mars : au s°. Fizrey, employé aux aqueducs d’entre les Graissets et la butte de Montboron, sçavoir : pour ses appointemens du 1% novembre au dernier mars 19001, et Aooft pour le loyer du logement qu'il a occupé, qui écherra le dernier du présent mois CA AU ait, ASIE ne 2 Le ... 1900 20 janvier : à Boyer, employé en novembre et décembre, à 12001 par an,...:,,,..,:.,:..,:.. 200 À pu Carrier, employé idem, à goot par an.. 15ott Au s° Dumonr, employé jusqu’au 20 décembre. 125 Au s° Picot, employé à l’aqueduc de Forgeau, pour novembre. et décembre... .1,.,....,.......:. 1D0û Au s° Gun, employé à celui de Crosnier, pour LG 20 NN PT RDS ere DE de eee des ce aan à LDON Au s° Descaarsaux l’aisné, employé à la conduite des moulins qui élèvent les eaux, pour idem, à raison de LHOONTpaMAMO, ei Am ou ue à bus vx Labo Au s° Duauirox père, employé au magasin des plombs, pour idem, à 2000 par an............. 3334 6° 8° Au s° Desrourr, employé au magasin des démolitions, pour idem, à 1200 par an................. 900 Aus’ Cuuprix, employé aux plans et à dessiner, pour ident, à a5ooïpar an... .4.4444.4.,,.:.., 2bof Au.s' Jouanneau, employé à la Parroïsse, à 1200! PADARE e unacon bee Rens RL ...: 200h Au s' Fnosxe, employé à la grande aile, idem.. 200 Au s° Decacroix, employé à la grande aile et au ré- SeLVOIT AMAR AIT ST ai da LD Ar LEE 278 D'ON A La Rose, Invalide, employé idem, à 720 par an... NE SON NE AMOR TA TL ... 1208 Au s° Maveuin, employé à l’Orangerie, à 1500! par an RAR RE AU UMA AR DE RU AL GE 250tt Au s° DE LA GRAnGE, à 1200! par an........ 92001
À Lesrérance, Iavalide, employé à l'Orangerie, à’
JROË DETTE END e ne ds can nofl HRON Au s° Haussecorne, employé au petit parc, à 1500 par an an SN MER MU Los rent: bof Au s° Jourpan, idem, à 900 par an........ 150 AUS" PErnRomademe sua, Jaune). e pot
Au
Au s° Micuxcer l'aisné, employé à la pesée des fers, aDR Le, Es DE LT Ans din eu in ABOU Au s° Micuezcr le jeune, employé, à la mesme rai- SOA E . 08 Me en NOR a At Ciel au 'aBof Au s° Axprieux, employé au toisé des terres, à 1800
NUS, Ki. 800
Au s° pe Vicceneuve, employé à Saint-Leu, à 90ot! par amiante free Gil Gé not Au s° Le Courr, employé à Saint-Cyr, idem... 15of Au s° Ducnirox le jeune, employé aux petites écuries ét à l'avantcour. dem: » 5 hi Lis ARENA bot Au s° pe LA BouLraye, employé aux vitres, idem. 150 Au s° Cocuu, employé à la machine, à 3600 par Han oe TE ee RE BARRE EE uit 000 Au s° pe Louviers, idem, à gooft par an...... 1508
Au s' pe Bezerac, idem. ..... M had SUB 150 Au s° Dé LA BRODE, demi RL ax 150t Au 5° Jun ldeme à en e OEL 41-2508
Au s° pe Ruzé, employé à Marly, à 2000 par an... RE TR A VU Ce UT (DUR dt Li Au s° pe La Muison-Brancue, employé à Saint-Ger-
main gO0Û-par ain. disait va 04 aa vu 150
Au s° pe Cuexe fils, employé à Monceaux, idem. 150 Au s° Lassé, employé à visiter les ouvriers à Paris, sçavoir : 100 pour supplément de ses appointemens
‘ des mois de juillet, aoust, septembre et octobre der-
niers, n'ayant eslé payé qu'à 1500! au lieu de 1800, et 300! pour les mois de novembre et décembre à lad. raisons: 220 A DR A At UE 2 PMAIO Or À La Fowrae, employé à prendre garde au bois de charpente: à goofpar amiens". 4 soumet 150 Au s° Varzranr, employé aux réparations de Gallye, jusqu’au 20 décembre, idem...,............ 1254 À Prerre Guizcewor, portier de Thostel de Limoges, pour ses gages de l’année entière 1685........ 366 À Cuanzes Le Brun, portier de l’hostel des Inspecteurs, pour ses gages de séptembre, octobre, novembre et décembre, 4-30 PATJOUT «4e resceosce 1990 17 febvrier-1°* décembre : au s° Le Brun, premier peintre du Roy, pour ses gages du dernier quartier de 1685 et des trois premiers dé 1686 (4p.).... 8800 20 janvier : au s° CaLLuzE, pour ses appointemens du mois de décembre, à raison de 2000! par an..... Di LR SR RES PSE 6e 81 A Reswexix SuaLew, charpenlier liépeois, employé à la machine, pour ses gages de novembre et décembre, à 18001 par an sen, sement ere sets à SOO Au nommé Micné, menuisier liégeois, idem, à 720 par A, ses dot nel pre mnrbaienne es 120ît Au nommé Moxcgr, qui a soin d'apporter la hauteur des eaux de la machine, à gooë par an. .......:150f Au nommé Boucausr, employé à la machine, à 360 par: an se US SRE Em Bet Got 20 janvier-A aoust : au s° Brurin, inspecteur, pour
ANNÉE 1686. — GAGES PAYÉS PAR ORDONNANCE
les mois de septembre à décembre 1685 et de mars à juin 1686, à goott par an (a p.)............ 6ooï
20 janvier- 28 juillet : au s° pe Cuene père, ingénieur à Monceaux, pour le dernier trimestre de 1685 et les deux premiers de 1686, pour ses appointemens (3 p.). SR CS a RUN MS ds ME ED
27 janvier-15 décembre : au s° Decessor, inspecteur et garde des démolitions de lhostel de Vendosme, pour ses appointemens du 17 décembre 1685 au 17 novembre ROBOT palin Eau da daniel NP ai
28 avril : ausd. s° Gouson, CorTon, DE SAiNTe-CATHE- RINE, Bounsy, DE Franczigu, Le Goux, DE LA GRANGE, Boyer, Picor, Gus, Descuareaux l’aisné, Ducuirow, Descouvr, Caurin, Jouanneau, Fresxe, DeLacroix, Les- PÉRANCE , Hausseconne, Jourpan, Perror, Micuezer l’aisné, Micuezer le jeune, Anprieux, pe Vizceneuve, Le Courr, pe LA Boucaye, Cocuu, pe Louviers, pe La Broue, Ju- MELLE, De Rusé, sçavoir : AooÛ pour le suplément de ses appointemens d'octobre, novembre et décembre 1685, n'ayant esté payé qu'à raison de 2000f, et Goof pour les mois de janvier et febvrier, à 3600 par an; Lassé, Laronraine, Roussezer, pour novembre et décembre, et janvier et febvrier derniers, pe Cuene le père, RENNEquix SuazEm, Micné, Boucauzr, Moxcer, Brun et Le Brun, inspecteurs et employez, pour leurs gages des mois de janvier et febvrier derniers, à raison de ce que chacun est cy-devant employé. ........ 110498 6° 8°
7 juillet : ausd. s° Goucron, Corrox, pour le mois de mars, DE SAINTE-CATRERINE, DE Francuieu, Lx Gousr, De LA GRanGe, La Viouerte, pour dix jours de décembre
et tout le mois de may, à 20° par jour; Boyer, idem:
mars; Picot, Guizzain, Descareaux, Ducnrron, Des- Louyr, Descuareaux le jeune, pe Boursy, Cuuppin, Jouan- NEAU, supplément de janvier et febvrier dernier, à raison de 1200 par an, n'ayant esté payé qu’à gool; Frosne et we LA Groix, supplément idem; LEspérance, Havsseconne, Jourpan, Pernor, Micuerer l’aisné et le jeune, Axprieux, supplément de janvier et febvrier, à 3000, n'ayant esté payé qu’à 18008 par an; Huce, DE Vivceneuve, supplément de janvier et febvrier, n’ayant eslé payé par an, au lieu de 12008; Le Courr, DE LA Bouraye, Cocau, pe Louviers, pe LA Bnroue, Jumezze, Boucauzr, Rennequin Suazem, Micué, Moncer, pe Rusé, De Maisongcancne, Roussecor, Lapsé, Laroxrayne et Azsert Garrarp, employés sous led, La Fontaine, inspecteurs et employez, pour leurs gages des mois de mars ebarnil/demmisns ss ous sie de sorte: go7of 40!
28 juillet : aux s°° Gousox, pe Sainre-CATHERINE, DE Francueu, Le Gousr, DE LA Grance, Picot, Guicrain,
Descuareaux l’aisné, Ducurmon père, Descouvr, ne Bourcr, Cauppin, Joanneau, Frosxe, La Croix, LEspéRANce, Hauseconne, Jourpan, Pernor, Mrcaguer l’aisné, Micnever le jeune, Anprieux, pe Vicceneuve, Le Courr, La Bouzcaxe, Cocau, DE LA Bnroue, Jumerze, Boucauzr, Resnequix Suazem, Micé, Maucer, s° ne Ruzé, ne MarsonBLANncue, Roussezor, Larpé, Laronraine et Avpget Garrarr, employés sous led. Laronrans, inspecteurs et employez, pour leurs gages des mois de may et juin der- MO D à ee Po na one ne de ES dun GEO EU
6 octobre : ausd. s° Gouson, DE SAINTE-CATHERINE, DE Fraxezteu, Le Goux, DE LA Grance, Picor, Guizun, Dsscuarraux l’aisné, Ducnrrox père, Descourr, Cuvprin, Joanneau, Fnosne, De LA Croix, Haussecorne, Jourpan, Perror, Micugzer l’aisné et le jeune, Anprieux, Hucx, Le Courr, pe La Bouzraye, Cocuu, pe LA Brove, Ju- MELLE, Boucauzr, Renneouix, Micuez, Maucer, pe Rusé, DE SAINT-GERMAIN, MaisonBzancue, Roussecor, LABBé, Laronraine, Azserr Garrarp et La Sazce, pour les quatre premiers mois de celte année, à gooff par an, tous les susnommés inspecteurs, pour leurs appointemens du mois de juillet, à raison de ce que chacun a coutume de recevoir. .......,....,.,. 4748 13 4°
24 novembre : ausd. s* Gouson, Descaargaux père, DE SAINTE-CATHERINE, Ducuiron, Descouir, Cnvurrin, Cocau, pe Ruzé, Anorieux, DE Franczœu, Roussecor, Joanneau, Le Goux, DE La Grance, Picor, Guizuiw, DE Bourey, Frosne, pe La Croix, Hausseconne, Jourpax, Pernor, Micuguer l’aisné et le jeune, ne La Bouraye, 8 LA Broue, Jomezze, Rexveoquin, Micuez, Maucer, DE LA Masonsrancne, LapBé, Laronrae, Garrarr, Huce, Baurin le père, pour juillet, aoust et septembre; Guiuemor, porlier de l’hostel de Limoges, pour les neuf premiers mois de la présente année, à 20° par jour; Le Brun, portier de l’hostel des Inspecteurs, pour sept mois finissant le dernier septembre, et Lespérance, pour les gages de tous les susnommez, employez pendant les mois d’aoust et septembre, à raison de ce que chacun d’eux a accoutumé de recevoir, cy-dessus expliqué. 954of 13° 4°
3 febvrier : aux nommez Seserr, Raourze, HaniBas, Fouquer et Gussin, eslèves peintres, et Le Moxxe, GérARDIN el Le Lorrain, eslèves sculpteurs, pour leur subsistance des mois de décembre et janvier, febvrier, mars, avril et mai, à raison de 22 par mois pour chacun past et. airs us doi er 00 al
11 aousl : aux mesmes ! et à Lienières, élève peintre, pour les mois de juin et juillet...,....,.,.,,. 359f
! Moins Raovrce. Il est remplacé par Lienëres.
6 octobre-8 décembre : aux mesmes et à SarrABAGKk, élève peintre, pour les mois d’aoust, septembre, octobre ctmetémbre(s pitt. au asus. as copgell
10 febvrier - 6 juillet : au s' Rocer, commis du s° pe LA Cuaperre-Bsssé, pour ses peynes aux toisez, délivrance des marbres et autres soins qu'il a pris pour lesd. bastimens pendant 1685 et les six premiers mois de 1686 CS PU set ras A8 GR Rte. ragooit
17 febvrier : au s° Verprer, peintre, en considération du travail qu'il a fait.en 1685.......,...... 3000
2h febvrier-18 septembre : à Barzzy, portier de la Savonnerie, sçavoir : 300 pour ses gages des six derniers mois de 1685 et des six premiers de 1686, et 3ott en considéralion du soin qu’il a d'entretenir et blanchir le linge de la chapelle et du nettoyement d’icelle CRD At Het A DRE I. St 121880
3 mars : aus’ Lergevre, controlleur des Baslimens, en considération du séjour qu’il fait à Versailles et du soin qu'il a pris en 1685 des ouvrages qui s’y font... s RSR MOTS SR AU lait DAS a tn Et 90 OÙ
Au s° HarpouiN, autre, idem. ............ 3oo0of
10 mars-19 May : aux nommez DE LA CHAMBRE, DU Trier? et pe LA Lanpe, gardes élablis à Saclay, Trappes et Vaucresson, pour la conservation des arbres des avenues, pour leurs gages pendant les mois de janvier et febvrier, à 45 par mois pour chacun (2 p.).... 5hott
7 juillet : à eux et Vizzemmenan, garde au Perray et à Guyancourt, pour gages des mois de may et juin der- MIGNON ARE EE AE LA Ro en E TRUE OOON
1% septembre-17 novembre : à eux et à Paicrpre Lr- MAISTRE, dit LA Barre, gardes pour la conservation des arbres des avenues et rigolles des environs de Versailles, pour leurs gages des mois de juillet, aoust, septembre et iDGDbre (ip. AR NU RER HE, 07 goott
17 mars : à Paicppes Le Maisrre, dit La Barres, garde établi à Trappes et aux rigoles de Puisalou, pour ka conservation des arbres des avenues, pour ses gages de décembre à juin, à 30° par jour (3 p.)...... 3154
10 mars-8 septembre : à Louis CLémenr Garnier, jardinier de la pépinière du Roulle, pour ses appointemens des six derniers mois de 1685 et des six premiers de OBS) rimes. Saut TL revoit
10 mars-8 septembre : à Louis Germain, ayant l’inspection sur les ouvriers de lad. pépinière et sur ceux qui travaillent aux plants d'arbres de Vincennes, palais des Tuilleries et Saint-Germain-en-Laye, pour idem CBS Tee à à à CMD EN VND HIS 7000
1 Ou pu TrIvIER.
10 mars-8 septembre : à Louis Le Por, servant à cheval, pour linspection sur les ouvriers qui travaillent aux plants d'arbres des parcs de Boulogne, Marly et Versailles, pour idem (aïp.}l. 144.50 SUR a 00
8 décembre : aux héritiers de Louis Le Por, inspecteur susd., pour ses gages des mois de juillet, aoust, septembre, oetobre et quinze jours de novembre, à raison de 1900118. 24 J9 200 1 PAIN d'H5 ot
10 mars-8 septembre : au s° pe Brauueu, professeur ez mathématiques, enseignant à escrire et l’arithmétique aux garçons de la pépinière du Roulle, pendant les six derniers mois de 1685 et les six premiers mois de 1686 (51p. 0 HR TEPPANE SG PMERE MORE, Booû
10 mars-8 septembre : à Jean Lameu, ayant la garde des avenues d’arbres du palais des Thuilleries, pour idem epial Um t a mens ist re
10 mars-8 septembre : à CLaune MarmiEeu, ayant inspection sur les ouvriers qui travaillent à planter du
petit plant de bois aux environs de Versailles, pour idem
(SPA Je See DPF S NT SPA 2h DO LR TT NN OT
10 mars : à Le Cours et Ducar, gardes mortes-payes du chasteau du Louvre, pour une année de leurs gages et du soin de l’Académie françoise et gouvernement de l'horloge, échue le dernier décembre........... 6ot
10 mars : à Courar», sergent, 1871 pour 187 journées qu'il a gardé la figure équestre du Roy depuis le 3 septembre dernier jusqu’à ce jour, et g7 10° pour 163 journées du soldat qui est avec luy, à 12° par jour- RÉGNER NE CU LE Re Ne BR ee AUTO
21 avril-23 juin : à luy, pour ses journées. ct celles du soldat qui est avec luy, jusqu’au 18 juin (3 p.).... AR D Ut ou Ts bee FLE
17 mars : au s° Rainssaxr, médecin des Baslimens, pour sa pension en lad. qualité pendant les six premiers mois 10BDa ES RS LL da nes in LODOi
Au s° Cérow, autre, pour les six derniers mois de led: dtinéé TR de, Lits en 00
Au s° pe La Morre le fils, par gratification, en considération des services qu’il a rendus dans lesd. Bastimens en 1268840 bete l RNR ne Ter: 0e
Au s° Lawenr, ayant inspection sur toutes les conduites de tuiaux de fer de fonte, pour ses appointemens en lad. qualité en 1685...........,...44:.. kooott
À Jaoues-Pnivippes Boisseau, dit Cuasrisrow, ayant l’entretenement de l’orangerie du chasteau de Fontainebleau, pour ses gages et appointemens extraordinaires, à cause dud. entretenement, en 1685..:...... aoot
oh mars : au s° Perraucr, greflier de lEscritoire,
ANNÉE 1686. — GAGES PAYÉS PAR ORDONNANCE
2h00 pour ses appointemens de 1685, et 2000 par gralification.............,............. hhkoott 31 mars : au s MerverzuauD, en considération du soin qu'il a pris des manufactures en 1685.... 1500 Au s° pe BeaurEPAIRE, pour, avec 1500! reçues le 7 octobre 1685, faire le parfait payement de 3000! pour ses appointemens de lad. année 1685.....1 5oott À luy, pour remboursement de pareille somme payée pour la nourriture et les gages d’un commis pendant lad£ ‘année à ie 4 Re ES EP a es titan 600) Au s° pe a Cnarezxe-Bessé, pour parfait payement de 3000 pour ses appointemens de 1685.... 15oot Au s' Vizciarp, préposé aux travaux des eaux bonnes à boire, pour-ses appointemens de 1685...... 1200 Au s° Fossier, garde des magasins de $S. M., sçavoir : 1200 pour ses appointemens ordinaires et 7ooft pour gages extraordinaires... .............. 19008 11 aoust-6 octobre : aud. Fossier, pour son remboursement de la subsistance de Morezzt et son compagnon, qui ont conduit de Rome à Paris le groupe de Dowinico Guipr, à raison de 3 par jour pour chacun, jusqu’au 15 septembre (a p:).............,. 9768 Au s' Meriex, aumosnier des Bastimens, pour sa pensienide 1080.00 ous DNS ee ODON Aux Récolets de Versailles, pour avoir célébré la messe à la chapelle de la Surintendance des Bastimens pendant lad: aie 100 da nt es a5of À Varix, ayant l’entretenement des arbres fruitiers du parc de Fontainebleau, en considération de l’augmentation de sond. entretenement pendant l’année 1685... Mi causes nn ae INDE Dale Sat RON À la veuve Dessours, ayant celuy des grandes et petites palissades dud. parc, en considération idem . 100 31 mars- 6 octobre : à ne Revxes, brodeur, pour neuf mois de sa pension et de celle de sa femme, échus le 12: septembre (3:pi) us 2osseiuesues ss) 20008 81 mars-6 octobre : à luy, remboursement de la somme qu’il.a payée pour nourriture et journées de deux brodeuses travaillant sous luy à Noisy et à Saint-Cyr (Sp hu cheih ent died ne aide; GONE 167 31 mars-6 octobre : à Luerminor, brodeur, pour neuf mois de sa pension échus le 12 septembre (3 p.). 675 7 avril : au s° Donpay, architecte des Bastimens, appointemens de #685.....,............... 2000 Au s° Perir, controlleur des Bastimens à Fontainebleau side guest patates ter RO À GazranD, ayant le soin et nourriture des carpes et cignes du canal et des estangs dud. chasteau, en consi-
dération de ce que le nombre des cignes est augmenté, pour d'année entière 1689042234 M4 4. 5,2 100ft
Au s° Laroresr, ayant l’entretenement de la pompe du Pont-Neuf, pour ses appointemens de 1685.. hooott
Au s° Bazcon, ayant la direction des plants d'arbres et avenues des Maisons Royalles, pour ses appointemens de 1685 et six premiers mois de 1686 (2 p.).. 2700
15 avril : au s' Bezecac, inspecteur employé à la machine de la rivière de Seyne, appointemens de janvier, fobrmer et:mars us as à eme re UE Sani
28 avril : à Pavppes pe Buisrer, sculpteur, pour ses gages en lad. qualité pendant les années 1684 et 1685 qu'il a été obmis sur l’estat, à raison de 150 par an. : CV A TS SFR URSS LR ASE HR TELE RE Sooit
À Ancgzin De La Saice, garde des sept parquets sur les bords de la forest de Fontainebleau, sçavoir : Aoott pour ses gages d’une année. qui escherra le dernier avril 1686, et 200! pour ceux du nommé Denis, son garçon, pendané ledé-lemps unie. © 600
À Prenre Hamon, ayant l’entretenement des travées qui enferment lesd. sept parquets, pour une année finie le.dernier décémbre sir sense: à taott
19 may-6 octobre : à Berri, sculpteur, ayant l’entrelien et nettoyement des figurez et vases du petit parc, pour les mois de janvier à fin septembre, à 3 par jour CMS Nas 2 ER RE au 4 Oo
19 may-1* décembre : au s° Mansarr, pour ses appointemens, tant ordinaires qu’extraordinaires, des trois preiiers quartiers de 1686 (3 p.)........... 7500
19 maÿ-1* décembre : au s° Daviere, dessinateur sous le s° Mansarr, pour ses appointemens idem (3 p.)..
dise Ste RER: SR SP A ae ne deu OO!
19 may-1* décembre : au s° Caucuy, autre, idem CPR SEE SEL EE RENAN IUT sas tédel
19 may : à Vicceman, garde estably au Pré-Clos, pour ses gages du 18 janvier au dernier avril, à raison de A5# DAS ROBE Jp DM aie ER A0) TOME
Au nommé Gavrarn, concierge de l’hostel des Ambassadeurs, pour remboursement de pareille somme payée au portier et au jardinier dud. hostel pour les gages: de l'année: 16852: ua sons. 2 100
Au s° Gizmenr, pour une année qu’il a esté employé à écrire l'explication des médailles du Cabinet de S. M., écheue à Pasques dernier. . ..:........,.., 12001
26 may : au s° Rogrriers, graveur en acier, pour sa pension. de: 2080 Li Si ne ner #00
16 juin-8. décembre. : à Pierre Caicereau pe Las- SURANCE, dessinateur, à compte de ses appointemens
CPE Jen anna sea ae nt SNS ARR EU ÿ: SA
30 juin: au s’ Dssonareaux, en considération des soins qu'il a pris à l’hostel de Vendosme depuis le 20 juillet 1685 jusqu'à présent, ,.,....,..2, 224% 0. 1800
16 juillet : aus° Le Courr, inspecteur employé à Saint- Cyr, pour suplément de ses appointemens des quatre premiers mois de la présente année, à raison de 1500 DMC AL EE Due db N aa OU Fr RD Qi
h aoust : au s° pe LA Loxne, à compte du travail qu’il fait pour les vérifications des toisez des ouvrages des DÉS alu » € où 0 dia Na NU se tt dt RON
1° septembre : à Nicoras Le Jonczeur, ayant le soin de la recherche des eaux bonnes à boire, pour ses appoinlemensen 1600052, 0 ele um dr sn00i
22 septembre : au s° Marrin, employé aux marbres du Languedoc et des Pirennées, pour ses appointemens pendant une année qui finira le dernier octobre prohaie ul aude te sn Es Jia ADRON
À François Guizzemor, employé à prendre garde aux avenues, pour ses journées pendant les mois de juillet, aoust et septembre, à 20° parjour..........., ogof
10 novembre-8 décembre : au nommé Le Boureux, pour le soin qu’il a pris du jardin de Saint-Cyr (2 p.). ES 0 RE NE el ete e Met SUR E dr OO
15 décembre : au s' pe Ruzé, pour une année de
gages de son commis, finie le dernier octobre... Aoot
18 janvier 1687 : au s° GaLLois, notaire, en eonsidération du travail qu’il a fait dans les Bastimens pendant Lanpde e OMS LE, HRO ot
Somme de ce chapitre... 1518o1tt 9° 8°
3 febvrier : au s° ne La Croix, inspecteur, par gratification, en considération des services qu'il a rendus en Bb quelle, ere NN rene auR dt 00
17 febvrier : à Prenne Coste et Puirippes Bance, charpentiers de gallère, par gratification, pour leur donner moyen de s’en retourner en Provence. ..... 200
24 febvrier : aux nommez Aués, Niez, Marin et Fiion, autres charpenliers, pour leur donner moyen de s’en retourner dem. ...:.,,,442...%, 540 shot
À Guizauue Lepoux, matelot, pour s’en retourner au Hanna ane Max Sn Ah nee ANS SR
10 mars : à Lerranc et ses camarades, ouvriers en ciment, qui ont esté blessés aux jambes en nettoyant les aqueducs depuis la montagne de Picardie jusqu’à la butte dut Manthoren.: "2654 x Sntienys edonbe sb
À Garnier, jardinier de la pépinière du Roule, par gralification pour .1686....,.,........4..... 200
À Jean Fran, ayant inspection pour la garde des CIDRE, WP. 2er eva ecauus deu ete OUEN À Louis Gerwain, inspecteur, sur les ouvriers de la pépinière des plants du Roule, idem .......... 100 À Pisere Le Cocnois, marinier, ayant soin des cignes sur la rivière, depuis Corbeil jusqu’à Saint-Cloud, idem. ue da à 0 bete Ride Ne 00e ME AE OR A DH À Garnier, sculpteur, par gralification, en considération des soins qu’il prend à réparer les cires des figures que l’on fond en bronze en l’Arcenal.. ..,..... 330ott 17 mars : à luy, par gratification, en considération de la satisfaction que S. M. a eu de la figure de marbre représentant un Baccus, qu’il a livrée et posée au jardin de:Versailles., és Par el Ro nt À Mazière, autre, idem, en considération de celle représentant un Faune, livrée idem... ,......... 8oot 24 mars : à Micuez Gaupar, contre-maistre, Baurazar Forue et Isaac Buzinr, charpentiers de vaisseau, par gratification pour retourner chez eux, dont 454 aud. GAUDAR 22 00 RE A ART ES Lire SRE (0 DE 7 avril : au s° Taizuy, commis au bureau de la poste de Compiègne, par gratification, en considération du soin qu’il a eu de visiter les ouvrages de la forest de Compiègne en 1685.,:....,.....,,,.: 044. 18008 15 avril : à Bexano, en considération de ce qu'il s’est blessé en travaillant à la grande aile. .......... 30t 28 avril : à Barraeceur Demprenne, jardinier flamand, en considération de l'inspection qu'il a eue sur les ouvriers qui ont travaillé aux plants d’arbres depuis le mois de novembre dernier, et pour luy donner moyen de s’en relourner en SON pays. . ses... JOOÛ 26 may : au nommé La Croix et ses camarades, par gralification, en considération du posage des fuiaux de fer qu'ils ont faits pour les conduittes des fontaines de Versailles fee Ge TS NN RS cas nt AR » juin : à Courrier, par gralificalion et pour luy ayder à transporter sa famille et ses meubles à Fontainpbleah 500 ia Re NES tue 408 À Dupuy, jardinier, par gratification ........ 600
9 juin : à Guiczaums Le Carponner, manœuvre glai-
‘seur, qui s’est blessé en travaillant au réservoir de la
butte de Montboron, par gralificalion .......... a0t 23 juin : au nommé Barnois, sculpteur, en considération de la salisfaction que S. M. a de la petite Vénus Callipigie qu'il a faite de marbre, à Rome...... 92208 Aux tailleurs de pierre, pour la feste de l’Ascension, par gratification:. ..:.4..,4%,%.4.4 ses 3304 7 juillet : à Cuaune L'Escaroæcre, jardinier, qui a eu
LS
Vos de l’épaule cassé en chargeant des arbrisseaux, gratiféation 45 Enr tas DEAN Lr: 00) 0 À Craune Émery, autre, qui a esté blessé d’une charelle qui luy a passé sur le col, tdem........... 3ot À Nicoras LaxéLois, par gratification, en considération du soin qu’il a eu de faire charger, dans l'orangerie de M. le duc pe Créqui, neuf orangers pour celle du chasteau de Vérsanhles sie) rain uns tt dot À Pauz Nawreau, jardinier de l’orangerie de Meudon, par gratification, en considération du soin qu'il a eu de faire charger quarante gros orangers et douze grands lauriers francs en pyramide. ............,... 1104 Au nommé Lauserr, jardinier du chasteau de la Chevrelte, en considération du soin qu’il a eu de faire charger six lauriers francs en pyramide. ...,....... 110N À Ducraus, Limousin, qui s’est blessé en tombant du haut de l’'aqueduc de Buc en bas.............. 904 28 juillet : à La Viozerre, en considération du soin qu'il a eu des magasins du canal pendant les six premiars mom 16086 6 Les cuve Na c2 1508 li aoust : à Granprré, glaiseur, qui a esté blessé au pied en travaillant au réservoir de Montboron.... 11# À Jeax L'Hereux, en considération de ce qu'il a esté blessé au pied en travaillant ...........,...,. ooû 11 aoust : à Micuecer le jeune, par gratification, en considération de ses services. ...,.......,... 6oot À Jaoues Peprin, mineur, pour s’en retourner à Tournay. de: sal compagnie. sun notes cul ou soft 18 aoust : à Pierre Brasus, manœuvre, qui a eu la jambe cassée en travaillant à l'allée de Choisy.... 9ott 29 aoust : à La Feuiczane, qui a esté blessé en travaillant au relevage des tuiaux de Trianon....... 154 1* septembre : à sept ouvriers blessez dans les bastimens de l’hostel de Vendosme, par gratification.. 1154 À Lerraxc, piqueur, idem, en considération du soin qu'il a eu des aquedues du gros mur à Satory.... 66h 8 septembre : à Lanneau, Invalide, qui s’est rompu une cuisse en tombant dans un puits de l'aqueduc du Perray, par gratification, pour luy donner moyen de se faire panseriivs bal puit: ei Men ab BUS 22 septembre : à Reuy Bourov, qui a osté les fourmys dans le jardin de Versailles, par gratification.. 30 29 septembre : à Pierre Brasseur, terrassier, idem, en considération de ce qu’il a esté blessé à la jambe en travaillant à Ghoïsp 042 vu selon it 53e 208 À Gies Connon, carrier, qui a esté pris sous un éboulement de terre en tirant du moilon pour l’aquedue deBüese hi it ES D ue UN 0 doi 10 novembre : à Jeax Lanrrane, dit L'Espérance, tail
leur de pierre, blessé en travaillant à la grande aile, gralificatio® . 34 44 6 280 jee RE Rue des ao 17 novembre : à AnToInE, manœuvre, employé ai poids du fer, en considération de ce qu'il s’est blessé en taraiintn Lou a SOU ER NU AMG RAR ON 20 novembre : à Duvivrer, en considération du soin qu'il a pris de la conduite de quarante-neuf lauriers venus de FO. LUN SANS ES DER as 2h novembre : à Mesrivier, charpentier, blessé en travalirant Marlin ER RC Pen TON 1° décembre : à la veuve de Prerre Donques qui a esté tué en démolissant les vieux bois des échafaux du OUVRE CRU Re TT ARR ee ee tree À pe France, Invalide, qui a l'inspection sur le bastiment de l’église des Invalides, par gratification. .. 6ott À Casarer, Suisse, dont la barque a esté inondée par l’eau du petit canal près la Ménagerie.. ,.... Got 22 décembre : à La Viouerre, garde estably à Vieille- Église, par gratification, pour luy ayder à se meubler.. Dot
ste 0000 0 +
Somme de ce chapitre.......... 639
20 janvier : aux Invalides cy-après nommez, employez sur les travaux de Versailles et ez environs, pour leurs journées pendant le mois de décembre dernier, ainsy qu’il ensuit, savoir :
Au s° pu Parc, officier employé à la Parroisse, pour ses journées depuis le 1* décembre dernier jusqu’au 6 du présent mois, à 4o° papJoute. es ace nv 27 AR
À Nicozuas pes Evisxiens, s' nes Recas, autre officier employé à l’Orangerie, du 1°* décembre jusqu’au 12 du présettmdif , #°lad: raisoNi in anis du va acs (CON
À Pierre Irrassary, officier, employé à Saint-Cir, pour le mois de décembre ......,,.,,,...... Gott
À Denis Pasoau, dit Francour, employé à la butte de Montboron, du 18 novembre au 15 décembre, à 20° DU JO den ae banane a Date 2e © HE AR
À Rexé Raymoxp, dit za FLeur, employé au Chesnay, pour les six premiers jours de décembre. .:...... 6H
À Louis Tnevenix, dit Le Lorrain, employé au gros mur, pour les seize premiers jours de décembre... 164
À Louis Bacarr, employé à lArtoire, idem mois de débembrens «base e uni pontenh onénttos et DIT
À Anroixe Duvaz, dit 4 Morte, employé à lestang de Villaroy, pour les 19 premiers jours de décembre. 19
À Pierre Picuon, dit ToürancEau, employé à Saint- Cyr, pendant les 16 premiers jours de décembre... 161 À Louis Le Cours, employé, idein........... 16 A Jean Troussr, employé à l’aqueduc de Carton, pour prendre. garde au ciment, depuis le 1° décembre jusqu'au 4 janvier................e.s...... 354 À Jaoues Gronces, dit La Vioerre, employé au gros mur, depuis le 1° décembre jusqu’au 5 janvier... 36 À Remy Varez, employé à l’aqueduc de la Verrière, Se LA De CL A ne OT Au nommé Sarnr-Craune, employé à l’église, jusqu'au 6 janvier........................4.. 374 À Pierre Huun, dit za Croix, à l’hostel de la Feuïl- PP PR ARRETE DEP APRES CE 4 LU A Pierre Picor, dit La TourmenTe, aux petites escuries , jusqu’au 7 janvier. .................... 38h À Pierre Hépouin, dit pes Sagons, au réservoir de la Pompe, jusqu’au 4 idem...,.............. 354 À Jean Fanrarn, dit MonrPzasir, au logement des Suisses du petit parc, jusqu'au 8 janvier... ..... 39 A Marmeu Ricon, au pont de Buc, idem..... 39" À Rogerr Tawré, dit Saiwr-Czam, au Trou-Sallé, FOR SUR A LU ARR eu Rene SON À Pierre Lucer, dit La Francuise, sous le s° LauBerr, A Jean Rouaux, dit La Monraexe, à l’aqueduc de Rouilibe den NS MRC RC GRECE SUN À Jean Jumen, dit Lavocar, sous le s' pe Sainre-Ca- THERINE, pour décembre. ................... 31H A Jacoues Picuon, à la Colonnade, idem. ..... 31h À Jean Rican», à l’aqueduc de Samson, idem .. 31 A Bnasperen, à Monceaux, idem............ 311 À Guinzauue Rasé, dit Huze, idem.......... 314 A Minasez, aux Récolets, idem............. 31% À Esmenxe Touran, dit Loncpois, à l’aqueduc de Potier: idem sci vu l. ssamnanl cuseuh 911 À Lecer Simon, employé aux démolitions de Salory, jusqu’au 13 janvier. ....................... Lt Au nommé pe Laace, au réservoir de Trianon, pour HMIDIen 2 LL entente cent té nb Ah est A Jean Lecranp, dit Samr-Mannin, à la grande aïle, jusqu’au 19 janvier........................ h3# À Simon Lauvenné, dit ou Vercer, idem...... 43N À Jean Tazvan», dit Sar-Amovr, à l’altelier de Forgeau, pendant décembre..........:......... 91 À Jean Dosois, dit za Source, pendant idem . .. 31h À Pauarres Lecer, dit LA Fonce, idem à la Guéri-
Dière JAPAN SES RL ANR ESAUSE LUI RER RCE AR 31h
À Jean Parison, dit Cu4mpacne, à l’aqueduc d’entre le Trou-Sallé Bet eu er etes À Pierre Mon, dit LA Pierre, à l’estang de Villa- POV 4 dieu eloroue eLOERS OUEN Ne AE IS DE GS C8 À Denis Manniière , dit Touranérau, à l’aqueduc de Forgeaut sui. ea ma 22 FAP OR nes he 00 MON À Louis Duronr, employé à l’aisle en novembre.. 30
À Isaac Husé, aux Essarts, idem..........,
À Micuec Box, aux Essarts, en décembre...... 31h
À Vincenr Triper, dit LESPÉRANGCE, idem....... 318
À Jean Sezuen, dit Monrrzaisin, idem........ 31%
À Esrienxe Juzrex, aux Essarts, idem......... 31
À Pigrre Ferran, dit LA CHESNAYE, idem...... 31
À Louis Nicozas, dit La Viocerre, à l'Orangerie. 31%
24 mars : ausd. IrAssart, officier, Picnon, LAFLEUR, à l’aqueduc de Pouillet, ne Lace, au réservoir de Trianon, AUDIERNE, dit La FLEur, qui prend garde aux avenues, Tarsauzr DE LA Porte, dit Monrmorency, idem, et Roserr Le Branc, dit Le Picann, à la Parroiïsse, pour décembre, janvier et febvrier derniers; Jurren, dit L’Avocar, Ricarp, Brasperer, à Monceaux, Ramessé, dit Huice, Simon Gior, dit za Viozerre, et Rogerr LEGrAnD, tous deux aux avenues, pour quinze jours de décembre ; Tazvarp, dit Sar-Amour, Dugois, dit La Source, depuis le 1% janvier jusqu’au 8 febvrier; Pierre Crassis, dit Ducngsxe, pendant le mesme temps; Guicrauwe, dit ze Courois, à Chambord, pour décembre et janvier et quinze jours de febvrier; Paripres Lecer, dit LAFORGE, pour janvier et vingt jours de febvrier ; Parisonx, Morin, dit za Prenre, Manninière, dit TouranGeau, Huzé, Micnez Bon, aux Essarts, pour vingt-cinq jours de janvier ; Trier et JuziEn, pour janvier; Fenranb, dit La CnenAE; pour janvier et febvrier; Nicozas, dit ca Viozerre, et Gosser, dit La Fonrune, le premier, pour 25 jours de janvier, et l’autre, pour 25 jours de décembre; Josern Barra, pour décembre et 5 jours de janvier, et Denis Hue, dit za Francemise, pour décembre; Nicoras LaxeLois, à la glaise de Rochefontaine, pour décembre, janvier et febvrier; Nocarer, dit Sanr-Éniene, et Cousrnar, dit ps Lauriers, pour idem ; Le Mancuaxn, dit pes Saszons, et Berrauzr, dit La Brière, 20 derniers jours de febvrier; Cuarces Pecuer, dit Sainr-Remy, et Baucuerow, dit za Viouerre, pour décembre, janvier et febvrier; Pierre Hvox, dit La Brie, quinze premiers jours de janvier; Saivr-Marnn, à Satori, pour janvier, Simon Lauvernay, dit pu VerGer, pour idem, et LarLeur, émployé à l'aqueduc, et tous les autres cy-dessus nommez non specifliez, pour leurs journées des.mois de janvier et febvrier derniers, à la mesme raison que cy-devant. 216af
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16 juin : auxd. [rassar, officier, Picmon, LarLeur, DeLaace, AuDierNE, Taisaur png LA Porte, Rogerr LE- BLANC, CHarLes JuLien, dit Lavocar, Riaarn, BRASDErER, Rawzé, dit L'Écossois, Tazvar, dit Sair-Amour, Dugois, dit LA Source, Cassis, dit Ducnesne, GUILLAUME, dit ze Courois, Paixirpes Lécer, dit La Force, Parison, Manrimière, dit Le Tourançeau, Ricorp, Huun, dit Lacroix, Ponrus, EvranD, dit a Tour, Triper, dit Lespérance, Seczter, dit Monprarsin, Baccary, dit LA Duuicence, FerranD, dit Lacuewers, Isaac Huzé, Tarr- LEFER, Josepa Bara, Noc, dit La Ramée, Tromas La Cuèvre, -dit CaampaGne, Prerre Resve, dit LA Gayeté, Reuy Varez, Pascau, dit Francour, Messe, dit LA Roze, Ravewer, De Lewpoix, Nocarer, dit Sainr-ÉTIENNE, Coxsienar, dit pes Lauriers , Le Marcuanr, dit pes SaBLons, Pocné, dit Sainr-Remy, BAUGHERON, dit LA VIOLETTE, Berraur, Touran», dit La Fceur, Boger, dit Sainr-Lavaz, et Vincenr Traiper, dit Lespérance, tous Invalides employez auxd. Bastimens, pour leurs gages des mois de mars, avril et may derniers, à raison de 20° par jour pour chaque Invalide, et de 4o° pour chaque offiee UNS LE tes at Ab cms ihtan ati puis DO UR
11 aoust: ausd. Irassari, Picuon, Larceur, DELAGE, Aupierne, Taisauzr, Le Courois, Juziex, Ricarn, Bras- Derer, RAMZÉ, TaLuarn, Dugois, Lecer, Parison, Mar- TINIÈRE, Ricorp, Huzw, Ponrus, EvranD, Baccany, Huzé, Tarzzerer, Bara, Noé, Pascaucr, Messe, Ravener, DE
Lewpoix, Nocarer, Le Manrcaanr, Pocné, Baucaerow,
Benraur, Boser, Lacneau, employé au Perray, Mon, La Prerne et Larerre, tous Invalides employez aux Bastimens, pour les mois de juin et juillet....... 92411
6 octobre : auxd. Irassart, officier, Prcaon, LArFLEUR, Devaace, Aupierne, Le Comrois, Lavocar, Ricarn, Brasperer, Ramzé, Lécer, Parisox, Ricorp, Huu, Ponrus, La Tour, Baccary, Taizerer, Pascau, Messe, Leuporx, Nocarer, Marcuann, Pocué, Baucuenon, Berraur, Boser et Lacneau, tous Invalides, employez pendant les mois d’aoust et septembre. ......... 1630
8 décembre : aux nommez Tourzarr, EsrarD, dit LA Tour, Caawpacxe, Morin, Baccary, dit Dicuicenr, Hiov, dit za Brie, Barasr, pour quatre mois; Bavcne- RON, dit LA Vioerre, pour trois mois; Pascau, dit Fraxcour, Lavocar, Riconn, Lacneau, Brasperer, Rawzay, dit Huice, Picnon, Derace, Aupierne, Guizzemor, Leu poIx, DES SaBLoxs, Ricarp, Pocné et Berraaur, dit La Brière, tous Invalides, employez pendant les mois d’octobre etinovembre . 423, 144, 10404. ie14653t
20 janvier —22 décembre : au s° Dugois, commissaire de lhostel des Invalides, pour remboursement de pa-
ENTRETENEMENTS, ETC. 962
reille somme payée pour journées de soldats invalides employez à Vincennes, Meulan, la pépinière du Roule et l’hostel de Vendosme et aud. hostel des Invalides, depuis le mois d'octobre 1685 jusqu’au mois de novembre 1686 CO De AE RS ER Lin Rte tr
25 aoust : à luy, pour remboursement de pareille somme payée aux nommez La Rose et Monrmorency, Invalides employez sur les travaux de Chambord en 1685.
2 febvrier 1687: au nommé Le Conrois, Invalide, pour son voyage et retour de Chambord à Paris... 191
Somme de ce chapitre. ........ 167418
LES THUILLERIES
10 febvrier : au s° Crincnanr, garde du palais des Thuïlleries, pour ses gages pendant led. temps... 75 À luy, concierge de la Salle des comédies dud. pa- Hd Le ae re ru at de D bu A eo À luy, ayant le soin de nettoyer et tenir propres toutes les chambres et cours dud. palais. ...... 5ooî Au s° Le Nosrre, ayant l’entretenement du grand parterre en face dud. palais. ............,..... 875f À luy, aïant celuy des parterres en gazon nouvellement plantez en suite des quarrez en broderie .. 625# À luy, aiant celuy du petit jardin à fleurs... .. 375 À luy, aiant celuy des palissades de jasmins d’Espagne dud. jardin des Thuilleries . .......,........ 3904 À la veuve Cargonner, aiant celuy de la haute allée des maronniers d’Inde et pisceas jusques à la moitié du LT AT PR POP PAR Sr AE Per | À elle, pour le loïer de la maison qu’elle occupe à cause dud. entretenement................... bof Aux filles de deffunct Boucuar», ayant celuy des oran- Mende add at MAMIE est À Dsscors, aiant celuy de toutes les allées et plants d’arbres avec le fer à cheval. ,.............. goof À la veuve Masson et Craune et Éuizassru Le Juce, ses belles-sœurs, aiant celuy dud. jardin. ... 51aft 10° À Lamy, portier dud. jardin du costé du pont Rouge
IMPRIMERIE NATIONALE
A Vrzeneuve, autre portier dud. jardin du costé du
MANÈGE. sense. 75
À ou Cuem, autre portier dud. jardin par où lon fait voiturer les fumiers du costé de la rue Saint- HD A UN eu Ca GR PE DURE SUR él
PALAIS-ROYAL
À Grariax Bouricourr, concierge dud. palais. 112ff 10° Aud. Bourrcourt, aiant le soin de nettoyer les cham-
bres et cours dud. palais. ................. 56H 5° À Crunenawr, concierge de la Salle des comédies. . . CR RTS MER dEne dAA CARE Cite QE LR 56h 5° À Czaure Bouricourr, aiant l’entretenement du jardin dud, paldiss ie EU ss assetirenun. .. 370t À Gzonce, portier de la basse cour dud. palais du costé de la rue de Richelieu. ........... sv draft ao
A Simon Le Vacuer, portier de la porte de la cour des cuisines dud. -palais du coslé de la rue des Bons-
EN a De US AR Nr ET Te 4h 99840"
VINCENNES
À Micuez Tuimaurr, jardinier, aiant l’entretenement de tous les jardins dépendans dud. chasteau, pour ses
ER MDN STARS ARE RENE EEE PRE
À Cueviccarp, fontainier, aïant celuy des fontaines
dudéchastean ste a EN er dass tre 15ott Somme iii sue mien 525
JARDIN ROYAL
Nota qu'il n’est deub aux nommez Bremanr et Gnaix.- LOU, jardinier et portier dud. jardin , que le quartier d’octobre, qui sera expédié avec le Jardin Royal, partant
LE RAR RE etui siabauns …... Mémoire.
À Jean-Bapnisre DE LA Lanpe, aiant l’entretenement du vieil jardin et nouvelles palissades du parc du chasto RÉ A OO ME DENON PERS 1251
À luy, aiant l’entretenement de l’orangerie ... 125
À la veuve Jean pe La Lande, aïant l’entretenement du grand parterre nouvellement replanté et augmenté 337 10°
À la veuve Jeux pe Lacanne et Louis pe LaranDe, aiant celuy des allées et palissades de l’enclos du pelit
de trois allées autour, dans le vieil jardin...
DOM FE es res ARE Se DOM PLATS 8h 5° À eux, aiant celuy du potager. . ... HT NE 5of À eux, ayant celuy du Boulingrin.......... 200
À la veuve Bezurer, aiant celuy du jardin potager et
des deux RE à costé de la fontaine du chasteau
naufte) sh bent LÉ PRE te de tdi à 119 10° Â " et à CLAUDE Eu, sa fille, ayant celuy du nouveau jardin en gazons ...... Rosa. Lu 300f
À François Laveouer, aïant celuy du jardin ct par-
terres devant les grottes du chasteau neuf... 119 10° À luy, ayant celuy des colines et canaux dud. chastous. dastuipas à asiéatritéte RE COTE 184 15°
A Goëren, dit Lasauze, concierge du pavillon du Val. RAP ETES FA US ob be abreu.e GO0f A Le Courrier, jardinier, aiant l’entretenement du jardin dud. pavillon... ss cute. 41000 A Craune ParenostRe, concierge du Chenil proche le Dpeh ss sie PMR dt age us 7 A0 À Pierre BERTIN, ei du chasteau neuf.
PR DR de nb apte HR «mie à 118415 A butte Ricuarp, concierge de la petite escurie. 5ott
À Souzaiere, concierge du vieil chasteau... 56% 10° À luy, ayant l’entrelenement de l'horloge... 18h 15° À Goëren, portier des portes du parc...... . 170t À Czerewpousr, portier de la porte du grand parterres 548 bis té Ma RARE BE a don aie got À Jean Anvaunix, concierge de la Surintendance des Bastimensss. sut ous A MA le à Rats bott À Cuauve Leresvre, concierge de la Maison de la Reli- BON... sense sesensesssree 5ott
SOMME US EU teurs Somme totale du pts ÉD S ous ecole
21 avril : à tous les cy-dessus nommez, pour leurs gages du dernier quartier 1685........... 10032 18 septembre : aux mesmes, pour leurs gages du premier quartier:2686.4.:,:.,,%6...+:5+:.. 100891 8 décembre :
deuxième quartier 1686...,........,...... 10032
aux mesmes, pour leurs gages du
DES TROIS PREMIERS MOIS
8 septembre : à la veuve Gnocwer, ayant l’entretenement de toutes les couvertures du chasteau, pour ses gages pendant led. temps ................ .. bof
A Tisseranr, ayant celuy des vitres... ....... 300%
À la veuve Gran», plombier, ayant celuy des plombs.
chi PER ae EE des de Die À CRUN À Dusois, peintre, ayant celuy de toutes les pein- HUROBu 2 6 AS. d'usine de DE dde sua A à Lretadk 190h
A y veuve sal, ayant celuy de la moitié du grand
parterre du jardin du Roy, petites palissades et allées en terrasse au pourtour d’iceluy.......,..,....., a5ot À la veuve Porrer, ayant l’autre moitié. .... . 25ot À Gasriz Dessours, ayant celuy du jardin de l’estang et du jardin des Pins................. 1754 À la veuve Louis Desrours, ayant celuy des grandes
et petites palissades., .,.,..,,,....,..., 10 41 D00D À Varin, ayant celuy des arbres fruitiers, allées d’ipénal entree: 1 LEUR SE 2064 5°
Aux Religieux de la Charité d’Avon, pour trois mois de la pension pour la subsistance des malades... 45oît À CnarizLon, ayant l’entretenement des orangers et du jardin dela Reyne..,.....,......... .. 3o0f À Dorcueuer, dit La Tour, ayant celuy du petit jardin de la Conciergerie..........., Ar ibn 11H 5° À Louis pe La Tour, ayant la charge du nettoyement des couns dnd:chasleanss ses su aciuss 100 À Dusois, ayant l’entreteñnement du jardin de la fontaine dud. chasteau et jardins en dépendans.. 374 10° À la veuve Viruxponr, ayant celuy du jardin potager et fruiclier du jardin neuf........,,........ . 45h À Rexé Niveuon, ayant celuy du Maïl.... ogtl 2° 64 A Benvarp, ayant celuy du petit jardin de l’hostel
Abel NN ME NP à CHARS LORE 254 À Cuarizcox, ayant celuy du nettoyement des canaux dETetanp ee AE NT rt 5ott
Au s° FRancines, ayant celuy des fontaines... 330ott À VoriGganr, ayant celuy des batteaux sur le cañal et du l'est SOUS SE ee Dott À Gaza, ayant le soin et nouriture des carpes et cignes dud. canal et des estangs dud. chasteau... 270ott À Cuasrizuox, ayant celuy de l'horloge dud. chas-
Éeal, Lee An HA AE hot Me DER EURE NES 25H À Touer, concierge du pavillon de la Surintendance. Te DO RE LS PE RE A PR RAC GENS RTE 9 5ott À Genviss} portier du pareis. 21500 75h
À Berxar», concierge de l’hostel d’Albret...... 254 À Per, portier de la cour du Cheval Blanc... 5ot À Dorcueuer, concierge dud. chasteau ....... 7
TOME RON ho
15 décembre : à tous les dénommez en l’estat cy-dessus, exceplé le s° Frances, pour leurs gages, à cause dud. entretenement pendant le deuxième quartier 1686, éR a An as ae Ac h37at 2° 6°
Somme de ce chapitre... .... hg2oa 5°
des bastimens du Roy, jardins, tapisseries et manufactures de S. M., et appointemens des personnes rares en l'architecture, peinture, sculpture et autres arts qu’Elle veut estre entretenues pour son service en ses chasteaux du Louvre et des Thuilleries, Palais-Royal, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Madrid, Vincennes et autres lieux à elle appartenant, pendant l’année 1686, expédié par nous, François-Micuez Le Tecrier, marquis De Louvois et pe Courranvaux, conseiller du Roy en tous ses Conseils, Secrétaire d’Estat et des commandemens de S. M., Chancelier de ses Ordres, Surintendant et ordonnateur général de ses bastimens et jardins, arts et manufactures de France, suivant les pouvoirs à nous donnés
par S. M.
PREMIÈREMENT
GAGES ET APPOINTEMENS DES SURINTENDANT, INTENDANS, CONTROLLEURS ET TRÉSORIERS DESDITS BASTIMENS.
28 febvrier 1687 : à nous, en lad. qualité de Surintendant et ordonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour nos gages, à cause dud. entretenement ce RME RS et Se 12000!
À nous, en lad. qualité de lad. charge et pension attrbube à'iedie hu A ol 3000
À nous, comme surintendant et ordonnaleur général des bastimens du chasteau de Monceaux.. . .... 2400
Au s° Coquarr pe La Morrs, conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien desd.-Bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quactiers de s08 gagemie ie... L5ooft
Au s° Mansarr, aussy conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur alternatif desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses papes ir ten: 1665
Au s° pe CnanLay, aussy conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur triennal desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de: sas gages, si 6 ui) RARE EE NE RPIDE ARE Re h5oott . Aus” Le Nosrre, contrôleur général ancien des bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux....... BST br ohne die: LAON de
Au s° Harpouix, contrôleur genéral desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages et augmentation d’iceux......... h1254
Au s° Le Fesvre, contrôleur général triennal desd.
Gt:
bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers et augmentation d’iceux.;...... L1334
À M° Cuarces Le Bescue, conseiller du Roy, trésorier général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers et augmentation d'idous San RAR EN SE I BON
À M° Cuances Le Besçue, aussy conseiller du Roy, trésorier général alternatif desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures... .................. 2100
A M° Cuanzes Mawessier, aussy conseiller du Roy, trésorier général triennal desd. bastimens, jardins, tapisse-
riés ét'nanufaelurbs. (ei Vi INA ER rbDoN
Somme........ Nes HOJO 18° 9°
OFFICIERS QUI ONT GAGES
POUR SERVIR GÉNÉRALEMENT DANS TOUTES LES MAISONS ROYALLES ET BASTIMENS DE SA MAJESTÉ.
23 febvrier 1687 : au s° Le Brun, pour ses appointemens pendant lad. année, la somme de 8800! à luy ordonnée par gralification, à cause de la conduite et direction des peintures des Maisons Royales, et aussy de celles qu'il a, sous nos ordres, de la manufacture des Gobelins, pour, avec 32001 employez dans l’estat de la Maison du Roy, faire la somme de 12000 à luy accordée par chacun an, et dont il a esté payé, partant cy. Néant.
Au s° Maxsanr, architecte, pour ses gages pendant
lad- année... 42 A AA SOI ON Au s° Donsais, autre architecte, idem. ..... 1000 Au s° »g Corte, autre architecte, idem...... ahoof Au s' Féusiex, historiographe desd. Bastimens, idem. SUR ARS Er AE ta AE RSS LP A Noëc Corpez, peintre, idem............. 200% À Friquer, autre peintre, idem. ........... 2008 À Czaune Goy, autre peintre, idem......... 120
À Anoeé Fécten, aiant la garde des figures ct le soin de tenir nets et polir les marbres des Maisons Royales, hoott
À Jaoues Houzeau, autre sculpteur, faisant ordinaire-
AB à EU RE PSE TERRE STE RETENUE OR PA VRP
ment les modèles et ornemens tant au Louvre qu'ailleurs, pour ses gages, la somme de Aoofl, dont il luy sera payé
seulement celle dei st Rate Le 4801 A François Girarvon, sculpteur, idem. .... .. aoott À Trouas Reexaunin, autre sculpteur, idem... 15of À Antoine Cotsvaux, idem................ 900 À Prerre Le Gnos, idem.....,........... 150û À Maruieu LespaenanDeL, idem............ 15oït À Pnivipppes CArFiEry, tdem.............. 1508
À Baprisre Tugr, idem .................. aoot À Prenee Mazeuines, idem............,... 15ot À Pierre MewarD, marbrier........... (EN BoN
À Huserr Missow, autre marbrier........... 3ot À Douwinico Guccx qui fait toutes les parnitures de bronze doré des portes et croisées des Maisons Royalles.
RER JON LAS NG OI À De Grenc Grave DRM AUTIREETA ES RU : 2001
ss... ss.
À Isragz Sixvesrre, autre graveur, pour faire les desseins d'architecture, veüe et perspective des Maisons Royales, carousels et autres assemblées publiques, pour ses gages et appointemens que S. M. luy a accordé par brevet, de laquelle il sera payé entièrement... ... 4ooû
À Gorron, imprimeur en taille-douce ....... 100f
À François Visvor, de Clermont, maistre des œuvres de maçonnerie desd. Bastimens, pour ses gages anciens el augmentation d'iceux, la somme de 1 2001, dont il sera payé de la moitié, attendu le service actuel qu'il rend à SS'MESS NOR RTE FR 200 ON
À Puerrppes CLequix, maistre des œuvres de charpenterie, pour avoir l'œil sur tous les charpentiers des Maï-
sons:Royaless Le El 0 CAR NN DOON A: Tran Dont abonnant À Hour MARÉES AuIRe Ne in dise: No À Prerre Tuaévenor, autre................. 3of À Pierre Le Maistre, autre............... 3ot À Jean Macer, charpentier... .............. 30ot À Pierre Dionis, menuisier ............... 30 À Esrienne CaRgL, autre. , eee... BON À Rocer, serrurier du cabinet.............. 30 À Anvré-Cnances Bouzze, ébéniste. . ... eh OO À Cnänres JANSON! vitrier.. . 444... 3ott À Esrienne Yvon, couvreur ................ 3oft À Pmiuppes Virry, plombier ............... 30t À Tous Ettis ani, 4e uw... 1808 À Louis Renourr, paveur.................. 30h À Craupe Brior, miroitier................ 30
À Guicraume Desauziers, peintre et doreur.... 30 À Gossezix et Lacny, armuriers, retenus pour travailler aux instrumens de mathématiques nécessaires pour l'Académie des sciences. ................... 200 À Tuurer, horloger, retenu pour entretenir toutes les pendules de l’Académie des sciences, tant celles qui sont à l’Observaloire que dans lad. Académie ....... 3oof À Masse, chaudronnier, pour ses gages. .... 30h À Papezan et Varize, ramonneurs de cheminées, pour avoir soin de tenir nettes toutes celles des Maisons Royales, à Paris, Saint-Germain, Fontainebleau et autres lieux, la somme de 2001, sur quoy leur sera payé
ti]
3ott à chacun, et les racommodages de cheminées leur seront payez par ordonnances particulières, partant CYEU no etre le BENIN à 98 Mme A SEUIL Got
A Dane Fosster, garde du magasin du Roy où se mettent les démolitions nécessaires pour les bastimens, pour ses gages...... SA ORNE NES PRLDUS 4% y foot
A Cuarces Mouer, jardinier, retenu pour travailler aux desseins des parterres et des jardins de S. M. lorsqu'il luy sera commandé, pour ses gages, la somme de 10001,
dont il ne luy sera payé que la moitié......... Boot À Anoné Le Nosrre, aussy retenu pour travailler ausd. jardins et parterres, pour ses gages. ......... 1200
Au s' François Frananes, intendant de la conduite et mouvement des eaux et fontaines de S. M., la somme de 3000, sçavoir : 1800 d'anciens gages et 1200 d'augmentation, dont il sera payé de trois quartiers montante np ME MUNIE AE SN ER R Pre JMENRIE Se AT de hOot
Aud. s' Frances, aiant l’entretenement des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix-du-Tiroir et chasteau du Louvre, pour ses gages, à cause dud. entretenement..... sn AGEN MATE ER A EURO LUTTE . 7ooof
Au s° Manricwer, l’un de nos commis, aïant soin de tenir le registre de la dépense des Bastimens . . 2000
MAT , commis de l’intendant desd. Bastimens, en bxerCICes. MSNM NIEN SL RE SIT TAN ENS Nes Goott
A....., commis du contrôleur général desd. Bastimens, pour en son absence avoir l'œil à ce qui est du
controlle général, pour ses appointemens....... 6Goot
Aux trois premiers commis en titre d'office des trois trésoriers pénéraux desd. Bastimens, pour leurs gages, à raison de 3oott chacun, dont il leur sera payé seullement 200#..... PP APR PER ET) part éaol
A Danse Fossier, garde des magasins des marbres pour lesd. Bastimens, pour ses appointemens pendant lädÿsannée tr usuuus ! SMS QU détahiut 000
Somme... SR ... 26760tt
OFFICIERS SERVANS SA MAJESTÉ
POUR L’ENTRETENEMENT DES MAISONS ET CHASTEAUX CY APRÈS NOMMEZ
LOUVRE
À René pe Louviewy, concierge du chasteau du Louvre, pour tenir nettes les grandes et petites galleries, les ouvrir et fermer, pour ses gages tant anciens que nou- VEAUX eV pe re de NN Dies ot 100
COURS DE LA REYNE
À Germain, portier de la porte du Cours de la Reyne
du costé des Thuilleries, pour ses gages de lad. année. : PT LA EE Let DES GARROS LE 150
À Jaques pu Buisson, autre portier de l’autre porte du costé de Chaillot et pour garder les plans des Thuille- 11681 5 UE ONU RE DENT MALE ER E MMS HS 150
PALAIS-ROYAL
À Esrienne Mesriver, portier de la grande porte du Palais-Royal, pour ses gages de lad. année. .... 150
COLLÈGE DE FRANCE
À pu CLos, concierge dud. Collège de France, pour deux quartiers de ses gages.................. 25H
MADRID
À Jean Ricaro, concierge du chasteau de Madrid, pour ses gages, dont il sera payé de trois quartiers. .. 150
À Henry Souraicre, portier du vieux chasteau, pour trois quartiers de ses gages .................. 75t À Pierre Guizuor, portier du chasteau neuf, idem. 75h
A Crauve Tazcer, portier de la porte du parc de Saint-Germain au bas des descentes du chasteau, idem...
RO AT DS EE ES ET Ubu rod TON À Poisson, peintre, pour ses gages.......... 3of À Auserr, charpentier, idem........:...... 3otl À François Micor, menuisier, idem.......... 301 À Louis Prau, serrurier, idem .............. 30ott À Cnarzes Mercier, vitrier, idem............ 30h
SAINT-LÉGER
Au s° pe GarsAuLr, concierge du chasteau de Saint- Léger, pour deux quartiers de ses gages... ..... 295t
POUGUES
À Apr, garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers de ses gages... ................... 79#
À ou Gmirow, concierge de la Surintendance des bastimens de Versailles, pour ses gages de lad. année. 200f L’entretenement ordinaire des autres concierges, jardiniers et autres officiers dud. chasteau de Versailles est payé par estat séparé, partant cy............ Néant.
JARDIN MÉDICINAL
Les gages des officiers et entretenemens ordinaires
dud. jardin médicinal du fauxbourg Saint-Victor, montans à 21000, se payent par estat séparé, partant cy. Néant.
HOSTEL DES AMBASSADEURS
À Gaurar, concierge dud. hostel, la somme de Aoof,
dont luy sera payé seulement ........,...... 100 À luy, pour l’entretenement d’un jardinier et d’un portier aud. hostel pendant lad. année... ...... 150
CHASTEAU-THIERRY
Led. chasteau et domaine de Chasteau-Thierry a esté engagé à M. le duc ne Bouicow, partant cy... Néant.
VILLERS—-COTTERETS
Le chasteau et domaine de Villers-Cotterets a esté baillé à Monsieur, duc d'Orléans, en augmentation de son appanage, parlant cy.............,.... Néant.
Total du présent estat .... 78318 18° 9°
Laquelle somme de 783134 18° 9° sera payée aux denommez au présent estat par le s° Le Beseue, trésorier général des Bastimens du Roy en exercice pendant l’année dernière 1686, des deniers de sa charge, et raportant le présent eslat par nous expédié, ensemble les cerüiffications du contrôleur desd. bastimens et jardins de S. M. du service que les officiers, sujets à aucuns entretenemens, auront bien et deuement faits ainsi qu’ils sont obligez par leurs charges et emplois, et quittances sur ce suffisantes, lad. somme de 78313 18° 9° sera passée et allouée en la dépense de vos comptes par Messieurs des Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté. Fait à Versailles, le 23° febvrier 1687. Signé : pe Louvois.
À nous, pour la pension à nous accordée par S. M. par chacun an à cause de lad. charge de Surintendant et ordonnateur général desd. Bastimens, et ce pour lad. année:1060. cime MANUEL ei 600ofi
Somme de ce chapitre... . 843134 18° 9°
que le Roy veut et entend estre entretenus en son chasteau de Fontainebleau, et autres dépenses que S. M. commande y estre faites pour la conservation et entretenement d’iceluy, pendant l’année dernière 1686, expédié par nous Fraxçors-Mionez Le Teuzrer, marquis ne Louvois, elc.
PREMIÈREMENT
23 febvrier 1687
: au s° marquis pe Saint-Heren,
capitaine et concierge dud. chasteau, pour ses gages, 3800, outre 1200 employez dans l’estat de S. M. de la maistrise de Melun et Fontainebleau: ...... 3800
À nous, en lad. qualité de Surintendant et ordonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseries et manufactures, 3800Ï pour nos gages à cause de nostred. charge, outre 1200 employez dans l’estat des bois de la maistrise de Melun et Fontainebleau. . ..... 380ott
Au s° Tourorze, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud. chasteau et veiller à la conservaton d’iceux, pour ses gages pendant lad. année. 3004
A Ja veuve pe Bray, aiant l’entretenement dela moitié du grand parterre du Roy, anciennement appelé le Tibre, nouvellement fait el replanté de neuf, pour la tonture des bois des deux carrez d’iceluy du costé de la chaussée, netioyement desd. carrez, de toutes les allées, perrons, palissades et terrasses plantées et à planter, augmentaüon du rond d’eau, allées et parterres d’alentour, et de la grande allée de la chaussée qui va de la cour de l'Ovale au Chenil, suivant le devis et marché qui en ont esté fait, pour sond. entretenement des six derniers mois de lad. année ...... RIM DER cn nn bras æadd ra 5oott
À Macperaine et Anne Poirer, filles de deffunt Nicozas Porrer, jardinier, aiant celuy de l’autre moitié du grand parterre en augmentation dud. grand rondeau, suivant le marché et devis qui en ont esté faits pour leurd. entretenement des six derniers mois 1686....... Boot
À Gasriez Despours, autre jardinier, aiant l’entretenement du petit jardin de l’estang et du jardän des Pins nouvellement plantez, deffrichez et remis en estat, allée Royalle, allée Solitaire et allée du pourtour dud. jardin des Pins, allée des Ormes, du Chenil, et alignement des canaux qui font la séparation du parc avec led. Chenil, jusques et commençant le long de la closture du jardin de la fontaine de la Granderie et finissant au bout de la grande allée attenant le pavillon, eu égard à l’augmentation dud, jardin des Pins, suivant les devis et marchez qui en ont esté faits, pour lesd. six derniers mois. 350t
À Cuarizzow, autre jardinier, aiant l’entretenement du jardin appellé de la Reyne et des orangers de S. M., pour ses appointemens à cause dud. entretenement, la somme de 1200, à la charge de fournir 200 par chacun an à la veuve Bonavenrure NiveLon, vivant jardinier dud. lieu, et tondre les buis, nettoyer les quatre carrez dud. jardin, les allées et terrasses d’iceluy, ensemble d’entretenir les palissades des buis qui sont tant contre lesd. terrasses que contre les murs dud. chasteau, filerias et ciprès, et les salettes de gazon en ovale et quarrées, comme aussy de fournir les charbons néces-
<hhei FR IOS
saires pour l’orangerie, faire racommoder les caisses desd. orangers, rafiraichir les terres toutes fois et quantes que besoin sera, faire sortir au printemps lesd. orangers et les faire rentrer dans lad. orangerie, et générallement faire et fournir lout ce qui sera nécessaire pour led. jardin de l'orangerie, suivant les devis et marché qui en ont esté faits, desquels il ne luy sera payé que 600, ayant reçeu les six premiers mois.........,....... Gooï
À Jrax CamariGeAs, aïant épousé CATHERINE DE SERmacxac, veuve de Remy Le Roux, auquel S. M. a accordé, par son brevet du....... ..-., la jouissance du logement du carré qui est au milieu des palissades dud. jardin des Pins, à la charge de le faire planter d'arbres fruitiers à ses dépens sans aucuns gages....... Néant.
À Dorcuemer, dit za Tour, pour l’entretenement et nettoyement du jardin de la conciergerie du chasteau, ensemble les arbres fruitiers, allées et palissades d’iceluy, la somme de 75, de laquelle ïl ne sera payé que de celle de 45, desquels il a reçeu les six premiers MOIS see le ter Neo Re dde 29 10°
À Jaques BerxarD, aiant l’entretenement et nettoyement de l’hostel d’Albret, les platies-bandes, bordures et compartimens qui y sont plantez, et des allées et palissades, la somme de 360, dont il ne sera payé que de celle de 100, dont il a reçeu les six premiers mois. 5ott
À Cuasrizzon, à condition qu’il baïllera 100 à la veuve CorrarD pour luy ayder à nourrir et entretenir elle et ses enfans, lant qu’elle vivra, et pour avoir par led. CuasrizLox soin de nettoyer l’estang et canaux dud. chasteau, oster les herbes, les joncs et ordures qui s’y pourront trouver et amasser, fournir les batteaux et ustencils nécessaires à cet effet, et faire en sorte que les lieux soient toujours nets et que l’eau ne se perde, la somme le 750, dont il ne sera payé que de celle de 200, sur iaquelle il reste à luy payer les six derniers mois.. 10oft
À Jrax Dusors, aiant le soin et neltoyement des peintures tant à fresque qu’à huile, anciennes et modernes, des salles, galleries, chambres et cabinets dud. chasteau, la somme de 6oott pour ses gages, à la charge de reslablir celles qui sont gastées et nettoyer les bordures des tableaux, et de fournir de bois, charbon et fagots pour brusler esd. salles, galleries, chambres et cabinets où sont lesd. tableaux, pour la conservation d’iceux, dont il a esté payé de 300, reste à payer........ PCF RUT . 3oof
À la veuve Grocner, aiant l’entretenement et restablissement de toutes les couvertures d’ardoise et de thuille
dud. chasteau, jeu de paume couvert et orangerie, galleries, hostel d’Albret, de Ferrare, des Religieux, et générallement de toutes les maisons dépendantes dud. chas-
teau ct appartenantes à S. M., pour les six derniers Oise 252004 PL OR PAT TE AT A 30100
À Tisseranr, aiant celuy de toutes les vitres dud. chasteau et dépendances, pour les six derniers mois. 6ooft
À la veuve Vreuxronr, aïant celuy du jardin potager et fruitier du jardin neuf, pour les six derniers mois. got
À la veuve Axpré Giraro, plombier, pour l’entretenement des plomberies dud. chasteau et dépendances, et restablir les plombs rompus, pour les six derniers jo ROSES CNE ee nt FROAE tie 2 AS. CE NS ER SA ARS QE aBotl
A René Nivecon, pour l’entretenement et nettoyement du jeu du Mail et des palissades d’iceluy, ensemble du berceau des meuriers entre les canaux du Chenil, la somme de 150%, dont il ne sera payé que de 108H 10° par an, pour les six derniers mois......,.... 5ut 5°
À Nicoras Varin, aiant celuy des arbres fruitiers qui sont plantez dans les carrez du grand parterre de Fontainebleau et le long de la muraille du costé de la Coudre, des allées d’ipréaux, nettoyement des tablettes du canal, labours du pied des arbres fruitiers et des plattes-bandes de lallée des meuriers, ensemble le nettoyement des ruisseaux el fossez qui escoulent les eaux du parc, suivant les devis et marchez qui en ont esté faits, pour les SES OTHERS: HIDE ds à à no à 02 4 den on kit 10°
A la veuve Louis Desrovrs, jardinier, aiant celuy de toutes les tontures du devant des grandes palissades dans les cinq principalles allées en toute leur hauteur et les tontures des petites allées de traverse à vingt pieds de
“haut, la tonture du derrière des grandes et petites pa-
lissades à dix pieds de haut, les plattes-bandes au pied de devant lesd. palissades dans les grandes et petites allées, de quatre pieds de large, et les labours et deffrichemens, au derrière d’icelles grandes palissades, de dix pieds de large, et au derrière des petites de six pieds de large. Plus les tontures des palissades de l'allée nouvelle du costé des Pins qui conduit à Avon, seront faites devant et derrière, et les plattes-bandes de labour comme dessus en la longueur de lad. allée contenant 600 toises ou environ, avec le nettovement de la grande place en face des cascades et teste du canal ; lesd, tontures, plaltesbandes, labours et neltoyement dans le meilleur estat qu'il se pourra dans chacune des années desd. entretenemens; plus de faire des dégorgemens générallement quelconques au pied de toutes les palissades, la somme de 1000 pour led. entretenement et augmentation pendant les six derniers mois......,..,..,.,.. 1000
Aux Religieux de la Très-Sainte-Trinité dud. Fontainebleau, tant pour l’entretenement d’une lampe d’argent garnie de ses chaisnons que L. M. ont donné pou
brusler nuit et jour devant le très saint sacrement de l'autel, que pour la fourniture et entretenement des ornemens et paremens d’autel, linge et luminaire pour la célébration du service divin, pour l’année entière. 30off
Aux Religieux de l’hospital de la Charité d’Avon, pour la pension que S. M. leur fait chacun an pour la subsistance des malades dud. Fontainebleau, pour les six der- MIEPSÉRAOIS A 22 oo Lit OR PRO RE goott
A VozriéranT, aiant l’entretenement de tous les batteaux sur le canal, pour les six derniers mois... 100f
À Louis Dugois, au lieu de Marnn Jamin, concierge du logis de la Fontaine dud. chasteau et jardinier des jardins en dépendans, la somme de 15of! pour ses gages de concierge et jardinier, à la charge de bien et soigneusement entretenir lesd. jardins, labourer au pied des arbres, rateler les allées, tondre les palissades, et générallement tout ce qui sera nécessaire dans led. entretenement, pour les six derniers mois. ....... ‘.. 7
À Nicocas Tatery, ayant la garde et conciergerie du Chenil et entretenement des allées du parc d’iceluy, pour l’année entière 1686.......... RRDNARS ARE Volei
À Garrann, aiant le soin et nourriture des carpes et cignes dud. canal et des estangs du chasteau, pour les Six doNers MOI: 0 dE de ue dla 5hott
À Nicoras Düponr, gentilhomme ordinaire de la vennerie, et Nicozas Duporr, son fils, en survivance l’un de l’autre, suivant le brevet de S. M., du......... par forme de pension, à cause de l’entretenement de la volière qu’il avoit auparavant qu’elle fust convertie en orangerie, pour l’année entière . ...... hphbietiut HBOO
À Drsprars, garde de la basse cour des cuisines, pour l’année entière & 54 : che uses eue, 5ott
À Rosgrr Jamin, aiant la charge de garde de la basse cour du Cheval Blanc, pour l’année entière. .. 371 10°
À Jaques Besnar», aiant la charge et conciergerie de l'hostel d’Albret, pour l’entretenement de la maison, cour et escuries qui en dépendent, pour les six derniers MORE 0 AN ls RAS D an re 00007
A Toucer, concierge du pavillon où logent MM. les Surintendants des finances, pour ses gages, à condition de bien nettoyer led. pavillon, cour et escuries d’iceluy, pour les six derniers mois. ............ dir a OO
À la veuve Cnarzes Gervais, portier du parc, pour les six-démniers Mois Sama us Na 80 4 4B0oft
À Cosue Perir, portier de la cour du Cheval Blanc, POUF PME... chtis Me en ve rte à ot 001
À Jaoues Doncaemer, dit za Tour, pour avoir soin de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les logemens dud. chasteau, pour idem... .... Ka De EUità 150
À CmasriLLon, aiant le soin de monter et d'entretenir l'horloge, pour idem......,... se HAT VER Bot
Total du présent estat...... 177314 15°
Laquelle somme de 17731 15° sera payée aux dénommez au présent estat par led. s° Le Bsseue, trésorier général des Bastimens du Roy, en exercice pendant l’année dernière 1686, des deniers de sa charge; et, rapportant le présent estat par nous expédié, ensemble les certifications du contrôleur des bastimens et jardins de S. M. du service que les officiers, sujets à aucuns entretenemens, auront bien et deuement faits, ainsy qu’ils sont obligez par leurs charges et employs, et quittance sur ce suffisante, lad. somme de 177311 15° sera passée et allouée en la dépense de vos comptes par Messieurs des Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté. Fait à Versailles, le 23 febvrier 1687.
Signé : DE LOUVOIS.
ET AUTRES DÉPENSES
20 janvier : au s° CLerx, pour remboursement de pareille somme payée pour la voiture de vingt-une caisses de marbre, venues du Havre à Paris et remises au magesin deS, M, iésnnrs vlc s d'a me NE. ho3it
7 juillet : à luy, pour remboursemsnt de pareille somme payée pour voitures de 27 caisses de moules de plâtre et tables de marbre, du Havre à Paris.. 423h 1 0°
10 mars-30 juin : à luy, parfait payement de 500 pièces de plomb pesant 147500 livres, qu’il a fait venir d'Angleterre, 6 mats, 50 rames et leur garniture, pour le canal de Versailles, et les frais de Londres jusqu'à Paris d’une balle contenant des livres et une carte de géographie pour la bibliothèque de S. M. (2 p.)...... Ride be Re dé te plc ueh ns bi .. 13431h 9°
20 janvier 1687 : à luy, savoir : 216658 14° pour son remboursement de la quantité de 27164 livres de monnoye de Suède, à 661 3° le 0/0; 3700 livres de mitraille jaune, à 554 le 0/0; 157 livres de mitraille rouge, à 658 le 0/0; 508 livres de potin jaune, à 5oft le 0/0; 201628 1° pour 5139 livres de mitraille rouge, à 65 le 0/0; 28216 livres de mitraille jaune, à 554 le 0/0; 1819 livres de potin jaune à 5ot! le 0/0: et 16029! 16° pour 600 pièces de plomb d'Angleterre, pesant 177000 livres, à go 11° 3° 1/2 le millier, le tout achepté et livré par led. s° Cuerx pour le service de S. M., y compris les frais de voiture, d'assurance et de CommMIssiÔs, da is {à sage Nb 6785 12"
Somme de ce chapitre...... 72115 10°
D'ARGENT ET DE SOYE
10 mars : à Lazeu, tireur d’or, pour 23 marcs
7 onces 3 gros d’or filé qu’il a fourni pour les broderies qui se font à Noisy, depuis le 10 novembre jusqu’au 22 décembre dernier...............,. 1139 17° 6° 17 novembre : à luy, pour 57 marcs 5 onces 4 gros d'orqu'il'a livré. .…...,.4444.004../a616% 29! 6? h aoust : à Marceux Cuaruier, marchand, pour 12 aunes de velours qu’il a fourni pour le cabinet des curiOmer id aa ae SU DS Ar NID Le OR 16 octobre : à luy, pour 12 aunes de taffetas idem. . A ER RD PAST AE PACE PROPRES 22 décembre : à luy; pour 12 aunes d’armoisin qu’il
a foteni pour Saint OP 4 es tn 314 4° À luy, pour quatre aunes de velours vert qu'il a fourni
à Louis »’Osaxcourr pour le cabinet des bijoux.. 8oft 4 aoust : à Bouner, marchand, pour les menues merceryes qu’il a fournies pour les broderies de Noisy. ... PE RE SE NES Sema taf 16 octobre-22 décembre : à luy, pour menues mer-
ceryes qu’il a fournies pour Saint-Cyr (3 p.)... 63#a°.
17 novembre : à Vivien, marchand de soye, pour deux bottes de soye de grenade qu'il a fourny.... 31t
Somme de ce chapitre... .... 4305 17°
LOUVRE ET AUTRES MAISONS ROYALLÉS DE PARIS ET DE SES ENVIRONS
MAÇONNERIE
30 avril-22 décembre : à Maurice Gasnigz, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il a entrepris de faire à la place royalle de l’hostel de Vendosme et à l’église et couvent des Capucins (19 p.).... PR te à UN RARES He 2947194 14° 8° 27 janvier : à Prenne Brauprv, entrepreneur, pour 30 thoises de moilon, 149 pierres communes et 74 grosses qu'il a tirées des fondations de l'hostel de Vendosme depuis le 21 décembre jusqu’au 16 de ce mois. 2044 3° 3 mars : à luy, pour 15 thoises de moilon, 986 pierres communes, 17 grosses, 8 journées d'ouvriers, depuis le 17 jusqu’au 30 janvier. ........ PES PRE En 19 may : à luy, pour pareils ouvrages ..... 1171 8° 27 janvier : à Guirraume Le Roy, autre, pour 90 thoïises de moïlon, 1113 pierres communes et 80 grosses qu'il a tirées dud. hostel depuis le 6 décembre... .. 66Ga1ti 6°
3 mars : à luy, pour 54 thoïses de moïlon, 880 pierres communes, 62 grosses, 5 thoises de platras et 6 journées de manœuvre, qu’il a tirées depuis le 17 janvier jusqu’au +6 février. MERS ee .... hot 17° 6%
27 Janvier : au nommé Brocuer, autre, pour 53 thoises de moilon, 460 pierres communes et 11 grosses pierres qu'il a tiréés. Net. 865819" 61
3 mars’: à luy, pour 8 thoises de moilon, 152 pierres communes, 20 grosses el autres, et avoir entoisé 6 thoises de moïlon du 17 au 26 janvier.......,. ga 14°
27 janvier : à Guiscaume Bououer, plastrier, pour 9005 sacs de plastre qu’il a fourni pour le modèle de a statue équestre de S. M. à l’hostel de Vendosme jusqu'autr6dé cet mois, V0 SUR dAUUA N Lt t SAR
16 juin : à luy, pour 30 milliers et demi de plastre QU'A PNEU NE NO io;
27 janvier-16 juin : à Craurg Tnicor, maçon, pour le payement des ouvriers qui ont travaillé sous luy à arranger les pierres provenant de la démolition, et à la démolition des deux pavillons et des vieilles masures du jardin potager de l’hostel de Vendosme (6 p.).. 824 3*
10 febvrier : à luy, pour parfait payement de 295ot 2° 6°, à quoy montent les journées d'ouvriers qui ont travaillé au modèle de la statue équestre, depuis le 2 juillet 1685 jusqu’au 2 febvrier. .........,., 1450 »° Gi
10 mars-8 septembre : à luy, parfait payement de 35484 17° 5%, à quoy montent ses ouvrages au massif qui porte la tour de bois transportée de Marly à l'Observatone Caps)... +. SH Pme den ct ATASD #8 RP
2h mars : à luy, parfait payement de 14774 18°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par luy faits à l’hostel de la Vallière, à Paris... .,..... 977 18°
31 mars : à luy, pour menues dépenses qu'il a faites à cause des changemens faits au modèle, depuis le 1° décembre 1685 jusqu’au 2 febvrier dernier... .. 65# 19°
7 juillet : à luy, sçavoir : 720f pour ses journées et celles de son fils employé depuis le 16 juillet jusqu’au 20 décembre 1685, à 3 par jour, et 28of pour dépenses extraordinaires. ..,.....:,.4., 4... . 1000f
8 septembre : à luy, pour ouvrages de maçonnerie faits aux Tuïlleries et autres Maisons Royalles, à Paris... ... UN CN er He DORE
20 octobre : à luy, pour réparations de maçonnerie faites à l’hostel d’Armagnac et de la Vallière, et ailleurs. SCA RLSAUe De reainae mate open QU 448 #10
2 juin-16 juillet : à luy, à compte des ouvrages qu'il fait. à la Samaritaine (a p.)................ 11008
10 mars : à Marnieu et BasranD, autres, parfait paye-
IMPRIMERIE NATIONALE
ment de 505 18° 4%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par eux faits à la Samaritaine. 3554 18° 4°
15 avril: aud. Marnieu, pour les réparations qu’il a faites à plusieurs maisons , appartenant à S. M., rues du Chantre et Chanfleury, et au Collège Royal.. 3g4h 4° 5°
31 mars : à Jaques PivarD, maçon, pour ouvrages de maçonnerie qu'il a faits à un corps de logis de l’hostel de Grammont appartenant au Roy...... . 221H#138° 4°
16 juillet : à luy, pour ouvrages de maçonnerie qu’il a faits au Jardin Royal et autres Maisons Royalles. . .... 3194 15° 7° à Forcain, autre, pour son paiement des
15 avril :
réparations de la maison occupée par M. le Premier et les officiers de la petite escurie en 1682, 1683 et 1685... 9074 16° 2° A Nicozas Murer, autre, pour les réparations qu’il
esse 0...
a faites aux logemens atlenant le jeu de paume dans la cour du Louvre et aux Tuileries. ....... Aogh 10° 5° 1° septembre :
par luy faits en divers endroits du Palais-Royal et au piedd’estal de la statue de Marc Aurelle, au palais Brion. . 996 10° 10°
à pour ouvrages 2 maçonnerie
à luy, pour ouvrages de maçonnerie
17 novembre :
faits en divers endroits du Palais-Royal en 1686. $ ; 10h ha 10° 9° 21 avril : à Da entrepreneur, pour ouvrages qu'il a faits à la pépinière du Roulle et aux barrières du Cours en 1684 et 1685..... . 6o4t 6° 6
19 may : à Meienan, pour la démolition , fouille, voiture et entoisement qu'il a faite des matériaux des deux pavillons dans l’enclos du jardin dud. hostel. 5afl 15° 6°
28 juillet : à Pau Cnevauten, terrassier, pour avoir enlevé et aplani les terres de la terrasse de l'Observatoire,
du 16 au 25 may dernier............. 764 15° 11° 1% septembre-20 octobre : à Dire maçon, pour parfait payement de 1806 16*5*, à quoy montent les
ouvrages de maçonnerie par luy faits pour le rétablissement du mur de terrasse de la pépinière du Roulle! (ae nus RTE MA EL 6 OTEGTE
10 mars-8 septembre : à Benorsr, maçon, pour ou-
vrages et réparations de maçonnerie faits au chasteau et :
lieux en dépendans, en 1685 et 1686 (3 p.)........ Pre 3609# 19° 10° 2 juin-7 juillet : à luy, parfait payement des ouvrages
écrous
1? Note du registre :
construit led. mur, doit tenir compte de la somme cy-dessus
«Nota. Prénor, entrepreneur, qui à 1
lorsqu'il sera payé d’icelui, suivant qu'il est convenu avec le :
s' DE LA CHAPELLE-BESSÉ.»
et réparations de maçonnerie par luy faits au sérail des bestes dud. chasteau (2 p.)............ 568 18° 8° 17 novembre : à luy, sur ses ouvrages aux Offices de S. M. et pont dormant du petit parc de Vincennes. 4ooft 31 mars-2 juin : à Nicozas Muïcrer et GuszarD, maçons, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'ils font à lorangerie du Roule (3 p.)................
11 aoust : à
Maïcrer, sur les ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il fait à la maison occupée par les ss Leresvre et Harvouix dans la cour du Louvre. 5oott
Somme de ce chapitre... 321489 17° 1°
CHARPENTERIE
24 febvrier-26 may : à Raouz De Pierre, dit La Porre, charpentier, à compte des ouvrages de charpenterie qu’il fait à l’orangerie du Roule (2 p.)... 1500
20 octobre : à Dinier Gascon, marchand de bois, à compte de l'abatage, escarissage et voiture de dix poutres qu’il est allé choisir dans la forest d’Esclaron pour rétablir l'appartement du Roy au chasteau de Vincennes.
au nommé Deswacni!, charpentier, pour
see.
10 mars :
son payement des eslayemens qu’il a faits à l’hostel de Grammont et à une maison appartenante au Roy, rue Frementeau . . .. 53h 17°
31 mars : à luy, pour les réparations de charpenterie qu'il a fait à l’hostel de la Valière et à l’hostel d'Arma- 00897" 1° 9°
16 juin : à luy, pour réparations faites à mne maison appartenante au Roy ct attenant le jeu de paulme du
gnac, à Paris...................
Louvre. .... De ie SU AU 0 LUCE 16 juin : à luy, pour ses réparations au Palais-Royal et autres endroits... ... A rue Li Vi
33 juin : à luy et Vinor, pour l’étayement et rétablissement qu’ils ont fait des ponts dormants du chasteau de Vinconnes ie seine: SR ad eut 257ù
38 juillet-18 septembre : à eux, à compte de leurs ouvrages aux petites escuries du Roy et au Louvre, aux logemens des s° Leresvre et Hanpouin (9 p.).... 6oott
17 novembre : à eux, pour les ouvrages qu’ils ont faits tant à l'hostel d’Armagnac qu’au Palais-Royal et autres endroits . 7744 1° 5°
15 UE : aud. oo pour plusieurs menus ouvrages de charpenterie qu'il a faits pour des poulains ? et
CRC
1 Ou Duwaënr.
? Le poulain, dans le sens où il est pris ici, est une espèce de traineau sans roues, formé de deux pièces de bois assemblées par des traverses, sur lequel on transporte de gros fardeaux.
chassis de figures et autres, depuis le 14 juin 1685 jusqu'au 1‘* décembre 1686 ....,...,....: 48 _ 24 mars : à Louis Cou, dit Maxon, charpentier, pour parfait payement de 11871 18°, à quoy montent les réparations qu'il a faites à la Samaritaine. .. 487 18°
24 mars : à Jean PorssoN, pour avoir démoly 1178 pièces de bois de l’hostel de Vendosme, le 28 septembre 2686 He Bi Lne von RE RD 3534 8°
31 mars: à luy, pour les ouvrages qu’il a faits au modèle de la statue équestre de l’hostel de Vendosme en aoust, septembre et octobre 1685...... 1603 16° 84
19 avril : à SanpRiER, pour réparations de charpenterie et eslagemens qu'il a faits à la maison occupée par M. le Premier, en 1683 et 1684.......... 5974 1° 3%
L aoust: à Raouz ne Pierre, dit La Porte, charpentier, pour le parfait payement de {ao98 5°, à quoy montent les ouvrages par luy faits pour le transport de la tour de bois, de la machine près Marly, à l’Observatoire, 6.0. Te a de Fate . 629l 5°
À Prenre DE Monet, autre, pour son payement de quatre balcons et piliers des angles de la tour de bois de l'Observatoire, 5... ane penar se OOON
18 aoust-22 septembre : à Prozor, charpentier, pour avoir scié et débité des bois de nulle valeur, provenant de la démolition de l’hostel de Vendosme, depuis le 29 juillet jusqu'au 14 septembre (3 p.)........ 2031 6° 81
18 aoust : au nommé CuantEAU, pour son remboursement de ce qu'il a payé aux ouvriers qui ont tiré le bois deilad, dénoieds ska ha ar nt 2574
1° décembre : au nommé Vizxarin, pour les bois de charpenterie qu’il a livrez pour les réparations des ponts dormans du chasteau de Vincennes. ..,...,. goW 19°
À Rronarp, pour bois de charpenterie livrez pour les réparations des offices el ponts dud. chasteau. 275# 19°
11 aoust-22 décembre : au nommé Cuanreau, charpentier, à compte des boïs qu’il a fait venir au port du Cours pour le bastiment des Capucines de la place Royale de l’hostel de Vendosme (4 p.)...... PAT AL 6300tt
18 septembre : à François Caizuer, autre, sur le rétablissement de la charpente des Offices de Monsieur, dans le chastean de Vincennes... .... BL Es à ss a0ott
COUVERTURE
10 Mars : à Esrienxe Yvos, couvreur, pour ouvrages de couverture qu’il a faits à l'appartement du s° Tesru, au Palais-Royal et au Louvre ............, G54H4° 19 avril : à luy, pour réparation de couvertures extra-
ordinaires faites tant au Palais-Royal, palais Brion, qu’à Madrid, en 1683....... eV ts 11080 amis"
15 décembre : à luy, pour plusieurs augmentations et réparations qu’il a faites en plusieurs Maisons Royales en
ADOP RER CE TRANS at TEA NT tan 11594 5° 1° 18 aoust : à luy, sur ses ouvrages à la nouvelle oranpone du Roule ia A NC ue te 1000
31 mars : à Marin, couvreur, parfait payement de 13508 7°, à quoy montent les ouvrages de couverture par luy faits en divers endroits du chasteau de Vincennes. EL Ne de nue NT RS eee DO
Somme de ce chapitre... :. 44hoë 10° 2°
MENUISERIE
24 febvrier-8 septembre : au nommé Norz, menuisier, parfait payement de ses ouvrages de menuiserie à l’orangerie du Roulle (3 p.)........ 705 46°.6°
11 aoust-17 novembre : à Pierre GueriN, menuisier, à compte des auvents qu’il fait à la Samaritaine, à Paris CENT RE ne Chao NN EE di sais 000
31 mars : à luy, pour réparations de menuiserie faites à l’hostel de la Vallière. .....,,..,.,,., 58att4° 4
26 may: à luy, pour 101 bancs de bois qu'il a faits et posez dans le jardin des Thuilleries, à raison de 4 DÉSDA Ts cs RUN des Re NAN art ou CO
23 juin : à luy, pour les réparations faites en plusieurs Maisons Royalles 41.4... 2908.17 6°
18 septembre : à luy, pour 80 tabourets de bois de chesne faits et fournis pour Saint-Cyr,..,...,. 160%
24 mars : au nommé Avr, autre, pour ouvrages qu’il a faits pour les réparations de la Samaritaine du Pont- Neuf, à Paris. .... A le RU des Le a 0 Me ADD! de
21 avril: à Ungain Payarr, autre, pour deux cages el un brancard pour mener des figures et tableaux à VershiMes ati Recent RAS RENE APE ARS 1092
18 septembre : à luy, pour ouvrages faits à l’hostel de Vendosme, du 1° avril au 1° septembre... 5oott 6° 8*
22 décembre : à luy, pour le balis de la cage de bois qui enferme le grand modèle de la statue équestre. ..…. ARRET NÉ RU DO ACTE 2109 10°
21 avril : à Jusrine, autre, pour ouvrages faits à la petite escurie du Roy et à l’escurie de Monseigneur à Paris, en BD sn, AR RL A .. 209% 10° 8°
23 juin : à Devizze, autre, pour avoir fourni des règles, cerses et calibres pour le modèle dud. hostel de Vendosme:: 2105 eue ARS AE A RU EDS Ne LU
7 juillet : à luy, pour ouvrages de menuiserie aux logemens de l’orangerie des Thuilleries. . ....... 4oW 15°
20 octobre : à Marteau, autre, pour ouvrages de me-
nuiserie faits aux appartemens de Monsieur au Palais- RE FAO A SNA RUE EC ES … got qq
À Vincenr Le Roy, autre, pour ouvrages de menuiserie faits pendant la présente année en diverses Maisons ROVARS 06 PA EN NL REIN ei eu 534
22 décembre : à Simon GizLor, autre, pour journées employées aux réparations de croisées du chasteau de ARS RMOBE Le LUE à RUTNAL AL A RME LU BLA ON" gt
Somme de ce chapitre... .. 4896# 19° 3°
SERRURERIE
10 mars-17 novembre : à Roserr Bourer, serrurier, pour ouvrages de serrurerie faits au Pallais-Royal, Tuilleries, Louvre et autres Maisons Royalles (3 p.). 8124 6° 8°
1° septembre : à luy, pour les fers qu’il a fournis et façonnez pour l’armature de la figure de Marc Aurelle, au paldis Brioh eue b oise 1964 13° 3%
16 juillet : à luy, sur ses ouvrages de l’orangerie du Roues rene Ho te LR D Cesu 300
10 mars-22 décembre : à Le Roy, autre, pour ouvrages qu’il a faits au chasteau de Vincennes, du 24 septembre 1685 au 26 octobre dernier (3 p.). 256 18° 4°
2h mars : à BLancueron, pour parfait payement de h7h* 14° 6° pour les réparations de serrurerie de la Samaritaine du Pont-Neuf, à Paris........ 254 14° 6°
2h febvrier-15 décembre : à Lucas, serrurier, pour ouvrages et fournitures de fer au modèle de la statue
équestre du Roy à l’hostel de Vendosme (3 p.).......
Re A DST RNA ANR Ru 00 Van 0) 07 31 mars : à luy, pour ouvrages qu’il a faits pour les réparations de l’hostel de la Vallière..... 141 10° 34
21 avril: à luy, pour ouvrages qu’il a faits au moulin et balancier des médailles en 1685....... Got 1° ° 28 juin : à luy, pour réparations de serrurerie qu’il a faites aux petites écuries du Roy et à la Savonnerie. ... 880 7°.7° 7 juillet : à luy, pour parfait payement de 2184, à
ss. does
quoy montent les carrez et poinçons par luy fournis aux graveurs pour faire les médailles de S. M. en 1684 et
1OBDL SE EL detre HT 1584 20 octobre : à luy, pour ouvrages faits au Louvre et Tuileries en 1684 et 1685..... PTS _ott 3°
Somme de ce chapitre... .. k758i 11° 5
PLOMBERIE
16 octobre :
vrages en plusieurs Maisons Royalles de Paris, pendant les années 1684, 1685 et 1686............ 2000k
à Jaques Lucas, plombier, sur ses ou-
VITRERIE
31 mars : à CaarLes Jansow, vitrier, pour réparations aux vitres de l’hostel de la Vallière, à Paris. 654 10° 3% 23 juin : à luy, pour idem à l'Observatoire et à l’oran- 1584 19° 6% à luy, pour idem à l’escurie du Roy, à
gerie du Roulle....... RUN Eva Nes 16 juillet :
celles de Monseigneur et au Palais-Royal. 428k 13° 10° 20 octobre : à luy, pour réparations en deux maisons appartenans à $S. M., rue du Ghantne unes 434 18 aoust : à Jaquer, autre, pour réparations de vitrerie au chasteau de Vincennes et dépendances, en 1684 pt100n... 0 bac deb EUR M ee + DOUX bat 8 septembre : à Puicippss Braz, autre, pour ouvrages de vitrerie qu'il a faits à l’hostel des ambassadeurs extraérdinairés. #40 FRANS foie due Gat 11° 4°
Somme de ce chapitre... .. 1344 13° 1°
PAVÉ
3 mars : à Simon Nic, paveur, pour ouvrages de pavé par luy faits aux Maisons Royalles de Paris, appartenant au Roy et à la Savonnerie.............. 2554 6° 3°
15 avril : à luy, pour réparations aux tranchées de la conduite des tuiaux dans la cour des Chanoïnes el à l'abreuvoir du chasteau de Vincennes, en 1685....-.. ES DE CRE ee Ciel ii Nat 1900)
19 may : à luy, pour réparations de pavé au Palais- Royal et au chasteau de Vincennes....... 1h98 19° 6?
9 juin : à luy, pour avoir dépavé des tranchées à la conduite des eaux de la Samaritaine ......-+:... alt
L aoust : à luy, pour ouvrages de pavé qu'il a faits pour la réparation de la dernière cour du Jardin Royal.
Re Re Te en ne Dalte st die Sie 171 16°
11 aoust : à luy, pour réparations de pavé qu’il fait à la recherche de la conduite des tuiaux de la Samaritaine, aux Tuilléries, en juillet dernier... ........... 59
20 octobre : à luy, pour ouvrages de pavé faits à la petite escurie de S. M. et en divers autres endroits. . . . .…. SA ue RON MR UE SU A
20 avril : à Geonces Mancuaxn, paveur, à compte des ouvrages qu’il a entrepris de faire au couvent des Capucines, près la place Royalle de l’hostel de Vendosme. . . Re fée dense tels Gel na 06
PEINTURES
2h mars : à Guiccavwe Dssauziers, peintre et doreur, pour ouvrages de peinture et dorure faits au platfond du cabinet de Madame au Palais-Royal......... 2481
nn eo btse ose ed Een net ESS
PE
31 mars : à BenraAur, autre, pour grosses peintures à l’hostel de la Vallière..........
26 may : au s° VexpermeuLen, peintre flamand, pour
1e. DO 16%40°
huit cents estampes qu’il a fournies pour le service de S. M4 90/ chacune là. Les Pains 100 Qi
a juin : à la veuve François Lance, peintre, pour avoir racomodé la toile de deux tableaux. .......,.... 134
À Bonxemer, pour cinq tableaux sur veslin en mignature, pour les broderies des meubles de la grande gallerie... sms at noi 17 novembre : à luy, pour cinq grandes devises peintes sur veslin avec leurs poncifs pour tracer sur la moère, pour servir aux broderies de S. M., à Goff cha- RAS ES CM CCE es es li be M E Ga 30oû
7 juillet : à Cuances Hérauzr, peintre, pour pareille somme payée pour le port de trois tableaux de Paris à Veralles reines ARE MI EUNE à sers 51
18 aoust : à Roussez, autre, pour avoir repeint, doré et bronzé les figures et ornemens de la Samaritaine, à Paris es AS EE A ME CR ANA ii 13/44
18 septembre :
comodé un tableau du Gui représentant le Dessein et le: Colomiers Us ana he SAR EL
22 septembre : à ConneILzeE Taisné, autre, pour par-
à BuancuarD, autre, pour avoir ra-
fait payement de 1800! pour un grand tableau qu’il a fait d'après le dessein de Rapnarz, représentant le Jugemont de Pme. st sun ess ssl ns 70of
A Sevin, autre, pour soixante-deux dessins de médailles ou jettons qu’il a faits sur les pensées de Messieurs de l’Académie des inscriptions ............... .. 186#
20 octobre : à Louis Lenranr, doreur, pour avoir doré plusieurs tringles de fer pour les portières et rideaux de fenestres du cabinet de Monsieur, au Palais-Royal.. 5af
17 mars-8 septembre : à Bonnewer, parfait payement de 2498 pour la correction des dessins de tapisseries de Fructus belli et des Belles Chasses (2 p.)....... 1hot
8 septembre : à luy, pour cinq tableaux de devises, figures et paysages qu'il a peint en mignature sur du veslin pour servir aux broderies de S. M....... 390
22 septembre : à luy, pour faire le parfait payement de 60oft pour un tableau d’après le dessin de Rapuaez, représentant le Triomphe de Vénus et de l'Amour.. 100
20 octobre : à luy, pour deux grands tableaux à l’huile servant de desseins à la tapisserie qui se fait à Beauvais pour M. le Chancelier....... Hal 4h JE 300
24 mars-22 septembre : à Acexanpre, peintre, pour faire le parfait payement de 1000 pour deux tableaux d’après le dessin de RapuAer, représentant une Danse de
Nymphes et de Satires (a p.)......... ei bn ptet 00
6 octobre : à Connæice le jeune, peintre, pour parfait payement de 1400, à quoy montent deux tableaux, l'un représentant une Dance et l’autre une Musique, d'après Jones: Ronan: salut autedens td Gaoît
31 mars-22 septembre : à Vernier, autre, parfait payement de 1a8ott pour un grand tableau d’après le dessin de Rapnaëz, représentant le Ravissement d’Hé- LE Se DÉSERT UE OT OR AE EC 780ott
31 mars-22 septembre : à pe SÈève, autre, parfait payement de 55oft pour le tableau qu'il a fait d’après Rapnaëz, représentant les Amours d’Adonis et de Vénus CAD SN ASE Ex dde 350
2h mars-929 septembre : à Correz, peintre, pour parfait payement de 168oï pour un grand tableau d’après le dessin de Rapmarc, représentant le Mariage de Roxane et d'Alexandre, y compris quatre pelits dessins de toute di doUTe CD) da diese reg de EN 780
2 juin-20 octobre : à luy, sur les tableaux de rabesques d'aprés Rapnagt (9 pi)... 0.0 te 2000
6 octobre : à Monraexe, peintre, pour parfait payement de 1200 pour un tableau d’après Juces Romain, représentant le Printemps et les Amours de Psiché. hoott
À Person, autre, parfait payement de goof pour un tableau d’après Juzes Rowain, représentant Psiché dans Ro AR A die en ae 2008
À Bouroexe l’aisné, autre, pour parfait payement de 1650 pour un grand tableau d’après Juzes Roman, représentant le Festin de la noce de Psiché........ h5oft
24 mars-22 septembre : à Bovuroene le cadet, autre, parfait payement de 1Aoot pour un grand tableau d’après Rapuaez, représentant le Mariage de Psiché(2 p.). 5oott
6 octobre : à Monnier, autre, parfait payement de 1460 pour deux tableaux d’après Juzes Romain, l’un représentant une Dance et l’autre une Musique. . 66oît
10 mars-20 octobre : à Jean Le Movxe, le Lorrain, peintre, à compte des desseins de bordures de tapisserie qu’il fait pour les tentures de Juzes Romain et Rapnaez, 160ott
10 mars-20 octobre : à Le Moyxe, de Paris, autre, à compte de la peinture et dorure qu’il fait aux deux cabinets de Monsieur au Palais-Royal (2 p.).... 6ooft
20 octobre :
et pour les desseins de la Savonnerie (3 p.)..
à luy, pour les bordures de tapisserie peintes à l'huile qui se font à Beauvais pour M. le Chan- DRMRORTE A LUS said nie sd nr a té 360
6 octobre : à Houasse, parfait payement de 2600 pour un grand tableau d’après Juces Romain, représentant le Festin d’après la Nopce de Psiché.....,.. g0o!
Somme de ce chapitre... 145704 10° 10°
SCULPTURE
10 mars : à François Girarpon, sculpteur, pour son payement des modèles de draperies, ornemens et façon des corps de marbre des huit bustes à teste de porphire qu'il a faits et placez dans les deux salons au bout de la grande gallerie du chasteau de Versailles. ..... 2380
10 mars- 18 seplembre : à luy, à compte des modelles qu'il fait pour la statue équestre de $S. M. et les figures à l’entour, dans l’hostel de Vendosme (3 p.).. 350of
21 avril-1°* décembre : à luy, pour son remboursement des journées de sculpleurs qui ont travaillé au modèle du pied d’estal de la statue équestre du Roy CRD) us das se MALUEU US dite. 1640 15° 8°
31 mars : à Juy, sur la figure de marbre représentant l'Hyver, et sur le groupe qu’il fait représentant l’Enle-
veñent.de: Prosempine, 540 entente 1000f 20 octobre : à luy, sur le groupe de l’Enlèvement de FO LE asie DAT Rs TUE 1000
16 juin : à luy, pour avoir fait réparer les figures de bronze qui sont à Versailles et avoir retouché les cires des antiques que l’on fond à l’Arcenal. ....... 1650
1° décembre : à luy, par gratificalion, en considération du soin qu’il prend de conduire lesd. ouvrages. . .. ST RP RE da is ici ete cet ee ADN
24 febvrier : à Anroive Coisvaux, sculpteur, à compte des deux Vénus à la coquille et de Médicis, du grand vaze et de deux chapiteaux de l’antichambre du Roy à Vehaailless si sh sé bu Nu al 1500
24 mars- 26 may : à luy, pour, avec 12001! reçeus les 18 febvrier, 6 may, 3 juin et 10 aoust 1685, faire le parfait payement de 2800, à quoy montent les deux modèles de grouppe qu’il a fait en terre et des cires qu'il répare desd. modèles à l’Arcenal pour fondre en bronze (Hi uuus CS TE 1600
26 may : à luy, pour, avec 15ott reçeus le 6 aoust 1685, faire le parfait payement de 450, à quoy montent trois masques par luy faits et livrez à la Colonnade. 300
16 juin-18 septembre : à luy, sur la figure de la Vénus honteuse qu’il fait en marbre (2 p.)..... 1500
6 octobre-1® décembre : à Iuy, sur sept bas-reliefs qu’il fait pour la Colonnade (2 p.).......... 1400
21 avril : à Drouiczv, sculpteur, pour parfait payement de 1808# pour huit chapiteaux d'ordre ionique qu'il a livrés pour la Colonnade de Versailles ... 7084
16 juillet-22 septembre : à luy, pour, avec 6008 déjà reçeus, faire le parfait payement de 1140, à quoy montent deux masques et deux vases qu'il a faits pour la Colonnade....,.... rene NL Nr DUR 5hott
6 octobre-1" décembre : à Auy, sur deux pieds de bassin pour la Colonnade (3 p.)......... ss. 600 24 febvrier-26 may : à Houzzau, sculpteur, à compte de deux modèles de terre de deux grouppes de Combats d'animaux et de deux cires qu’il répare pour jetter en bronze (9 pi} ts toi En 9001 16 juillet-18 septembre : à luy, pour, avec 200tt reçeus le 6 aoust 1685, faire le parfait payement de 84oti, à quoy montent deux vazes qu’il fait pour la Colonnade (a D) ee Me PSRUtE ARR TA EEE TE 6/ott 3 mars- A aoust : à Houzeau le jeune, sculpteur, parfait payement de 640 pour quatre pièces de guillochis qu'il fait pour la Colonnade (2 p.)....... .... hot 19 may : au nommé Devaux, sculpleur, parfait paye- ment de 44oË, à quoy montent les bustes de bronze qu’il a réparez pour le service de S. M............. 1hoît 16 juillet : à luy, sur les bordures de bronze de quatre tables d’albastre montahuto qu'il fait pour la gallerie de Versailles ....., AE NN ble ART A Less root 2h febvrier : au nommé Ravozce, sculpteur, à comple du Terme de marbre et de la figure de Leucothée pour
le pelit parc de Versailles... ...,..... LS Ho 300 3 mars-22 septembre : à luy, sur la figure de Leucotée fe) DH RL M RHRUNUE Sr ne 900
2 juin : à luy, sur le Terme de Philosophe... . hoot 13 janvier-24 mars : au nommé Kezcer, fondeur, à compte des figures de bronze qu’il a fondues à l’Arcenal pour le service de S. M. (7 p:)......4..... 210008 26 may : à luy, sur idem et les canons qu’il fond pour les bastimens du canal.............. ne... «160000! 7 juillet -1°* décembre : à Hurrnez, sculpteur, à compte d’un Terme de Philosophe pour le petit parc (2 p.). 900% 16 juillet-22 septembre : à luy, parfait payement de 84ot, à quoy montent deux vazes qu’il a faits pour la
Colonnade (a p:).......,:,... ibn te due ... Got 6 octobre-1* décembre : à luy, sur deux pieds de bassins pour la Colonnade (2 p.)............ . Goott
26 may-18 aoust : à ReenauDin, sculpteur, parfait payement de 2800 pour les modelles et cires qu'il répare de deux grouppes de Fleuve et Rivière pour jetter en bronze à l’Arcenal (3 p.)......... Rruog 1600
16 juillet-22 septembre : à luy, parfait payement de 12901 pour trois masques et deux vazes pour la Colonpad. #45 +18 08 Ab RUN EN MSN Van à ghott
8 mars-22 septembre : à Macnière fils, à compte du grand modèle qu’il fait et de la figure sur icelui d’après le petit modèle du s° Giranpon, lad. figure représentant l'Aurore, pour le groupe du bassin de Thétis (4 p.)....
...... ee... oser se
stat dent dote SSD D SE NS OS
AN mere
ER ES
16 juillet-22 septembre : à luy, parfait payement de 1140# pour deux masques et deux vases pour la Colon-
nade (a p.).......... DA DEN ss bai. SR 84ott 6 octobre -1" décembre : à luy, sur deux pieds de bassins de marbre pour la Colonnade (2 p.)....... 6oolt
3 mars-4 aoust : à Vicier, sculpteur, parfait payement de G6hott pour quatre pièces de guillochis pour la
Colonnade (a p.)....................4.., hot 21 avril : à luy, parfait payement de 1356K, à quoy montent six chapiteaux pour la Colonnade. ..... 456
3 mars : à Baprisre Tusy, sculpteur, à comple d’un grand vaze en marbre...........,......... hoott 24 mars : à luy, sur les modèles de grouppes qu’il a faits en terre et des cires qu’il répare desd. modèles à l'Arcenal pour fondre en bronze.............. hooë 22 septembre : à luy, sur le groupe de trois figures du iéocoon: ras ua de in BE su O0 6 octobre-1* décembre : à luy, sur sept bas-reliefs pour la Colonnade (2 p.)........ PR NAS 1hooft 34 febvrier : à Vexcuève, sculpteur, à compte du modèle de terre d’un groupe de Combat d’animaux dont ïl
répare la cire pour jetter en bronze........... hooït 2h mars : à luy, sur la figure représentant Cléopâtre qu’il fait en marbre...........,.,..... 42 Boot
9 juin-18 aoust : à luy, parfait payement de 14474 10°, à quoy montent trois modèles de cuvettes et les cires desd. modèles qu’il répare à l’Arcenal pour la Colonnade Cp Le ee an pe Me no dr cie Ne en gh7i 10° 16 juillet-18 septembre : à luy, pour parfait payement de 1140%, à quoy montent deux masques et deux vazes pour la Colonnade (2 p.)............. ae à 10 oN 22 septembre : à luy, sur un Terme de marbre. 300! 6 octobre -1°* décembre : à luy, sur deux pieds de bassins de marbre pour la Colonnade (2 p.)....... Gooîït 17 novembre : à luy, sur le groupe d’enfans qu’il a fait en lerre et dont il répare les cires pour le petit parc. 200 15 décembre : à luy, sur un bassin de marbre pour la Colonnade. er een se been 200 3 mars-/A aoust : à François, sculpteur, parfait payement de 64ott pour quatre pièces de guillochis pour la
Colonnade (2 p.) ....... RATE re AN . hhoï 21 avril : à luy, parfait payement de 1808 pour huit chapiteaux pour idem .......... tattt à RL.
6 octobre-1* décembre : à luy, sur un pied de bassin de marbre pour idem... ..... VOTRE RP 300 10 mars-18 aoust : à Le Core, sculpteur, à compte des modèles et du Terme qu'il a fait en marbre représentant la Tromperie (2 p.)...... bis Se nn en goof 16 juillet-22 septembre : à luy, parfait payement de
1140 pour deux masques et deux vases faits pour la
Colonnade (2 p.)........................ 84ott 6. octobre-1* décembre : à luy, sur sept bas-reliefs pour idem (2 p.)....... a re | RERRS 1 lroott
3 mars-4 aoust : à Lecener, sculpteur, parfait payement de 64o pour quatre pièces de guillochis pour idem: a pire te Hu ee khoû
21 avril : à luy, parfait payement de 13564 pour six chapiteaux pour:idém. Lin Euee 4. ue. 456
6 octobre-1°" décembre : à luy, pour deux pieds de bassins de marbre pour idem (a p.)........... Gooît
3 mars- A aoust : à LespincozA, sculpteur, parfait payement de 64oït pour quatre morceaux de guillochis pour
M ÈCD D OAPR OS RENDENT ERA EAN hot 26 may : à luy, sur le groupe de deux figures de Sesto Mario, qu'il fait en: marbre. ..........,.... 300 16 juin- 4 aoust: à luy, parfait payement du nouveau modèle du groupe de Sesto Mario (2 p.)....... 300 26 may: à luy, parfait payement de 300 pour deux masques faits et livrez à la Colonnade......... 2008
6 octobre-1** décembre : à luy, sur un Terme de marbre représentant l'Hyver ................ 300 3 mars- 4 aoust : à ne Dieu, sculpteur, parfait payement de 64o pour quatre pièces de guillochis pour la Colennade (ap. )iue, ut een ue sue hhot 3 mars- 2 juin : à luy, sur un Terme en marbre représentant un Philosophe, d'après les MicnarD (2 p.). 70oft 17 novembre : à luy, sur un Terme de marbre représentant une Bachante .........,....... ets 200N 3 mars-A aoust : à Bourer, sculpteur, parfait payement de 64oft pour quatre pièces de guillochis pour la
Colonnade (2 p.)...:....,...... bot ee à kon 6 octobre-1° décembre : à luy, sur un pied de bassin de marbre pour idem (2 p.)..... dut à HS 300
21 avril : à luy et Rousse, parfait payement de 1356, à quoy montent six chapiteaux pour idem... .... 5568 3 mars- 4 aoust : à Bounzter, sculpteur, parfait payement de G4oft pour quatre pièces de guillochis pour idem (2 ps}... ... ÉNÉDES P RS COUT RCI khott 24 febvrier : à Raow, sculpteur, à compte du modèle de terre d'un groupe de Combat d'animaux dont il répare la cire pour jetter en bronze, .......,..... .. 200û 3 mars-92 septembre : à luy, sur un grand modèle et figure en marbre représentant Arion (2 p.)... goof 10 mars-7 juillet : à luy, sur la grande figure de marbre de Flore d'après l'antique (2 p.)........ 7oot 16 juillet-18 septembre : à luy, parfait payement de 840, à quoy montent deux vazes par luy faits pour la Colonnade (2 p.)........,.,. D sus 6hot
go ii) COMPTES DES BÂITIMENTS DU ROI. 999
:1 aoust: à luy, sur deux groupes de terre représentant des Fleuves, dont il a fait les modèles et réparé les cire 4 LAprépal 5e de AE EN PA) oo
6- octobre-1* décembre : à luy, sur deux pieds de bassin pour la Colonnade (a p.).............. 6oott
3 mars- A aoust : à GouzLo !, sculpteur, parfait payement de 64oït pour quatre pièces de guillochis pour la Colonnade (a p.)....... re ele VON Lin La hhot
21 avril : à luy, parfait payement de 1808# pour huit chapiteaux pour idem ..........,... PHARE so8ti
2 juin : à luy, parfait payement de 300 pour deux masques pour idem........ FE ANT A 200
6 octobre-1* décembre : à luy, sur deux pieds de bassins pour idem (2.p.)............. 5 0 300008
1 décembre : à luy, sur ses ouvrages au pied d’estal d'Andromède. ..... die 6 1e LR AIO RES 4 spot
19 may: à CLérioN, sculpteur, à" compte de la figure de la Vénus Callipigie, qu'il fait de marbre pour le petit pArC He BF anles à np ss note va Boott
17 novembre : à luy, à compte de deux Termes représentant Jupiter et Junon, qu'il fait en marbre. 6oott
8 mars : à Meusxier, sculpteur, sur huit pièces de guillochis pour la Golonnade................ kooï
L aoust : à la veuve dud. Mevsxer, parfait payement de 1280 pour lesd. morceaux de guillochis., . ,. A48ott
3 mars-16 juin : à Grenier, sculpteur, à comple d’un Terme de marbre représentant un Philosophe, d'après le
dessein du s° Micnarp (2 p.)...... SR ARR Goott 31 mars : à luy, à compte du Bacchus de Médicis qu'il a /COpDIS en prends 5e ba ei Lis RER Boo
16 juin-22 septembre : à lu, parfait payement de 11920 10° pour deux masques et deux vazes pour la Colonnade (2 p.)...... ‘ . 892 10°
18 aoust : à luy, sur le modèle du groupe d’Ino et Mehcerte, qu’il doit faire en marbre.,...,....... 300
6 octobre-1* décembre : à luy, sur deux bas-reliefs pour 18 Célonnade (ap)... 0.440 digue hoott
20 octobre : à.luy, pour ses ouvrages, tant au Palais- Royal, hostel de la Valière qu’au Val-de-Grâce, . 16ott
17 novembre : à luy, sur les restaurations qu'il fait des figures antiques de Jupiter et de Junon.. . 200
6 octobre -1* décembre : à Mazière le jeune, sculpteur, sur un pied de bassin pour la Colonnade (a p.).. 300t
17 novembre : à luy, sur la restauration d’une figure
antique représentant une Vestale........,..... . 100
* Cest évidemment le sculpteur qui est appelé, dans d'autres passages et d'autres documents, Des GouLoxs où DU GOULLON.
15 décembre : à luy, sur un bassin pour la Colon- HO TEE ARE RIRES" de PAR AR à LT LR Te 150ott 2 juin : à Carneuer, sculpteur, à compte de la fi-
gure de la muse Uranie, qu'il fait en marbre pour le
petit pare, , 5.0.4 04 DAC PMR EL ... boot 6 Hide - “is de: à luy, sur deux pieds de bassin pour la Colonnade (a p.)...........,... . Goott
2 juin : à Jean Cornu, sir parfait payement de 450 pour trois masques par luy faits et livrez à la Colonnade du petit pare.......... Ve WAR ER 3ooû
6 octobre-1°* décembre : à luy, sur un pied de bassin pour'idem (a p).4 54068 dau ue SEL AREA 300
À Récxausr, sculpteur, sur un pied de bassin pour Men fa pi). pneu aie HE, 3ooft
3 mars-A aoust : à Herpin, sculpteur, parfait payement de Glol pour quatre pièces de guillochis pour emo pueens si ds dE 4 SN APRES hhot
21 avril : à luy, parfait payement de go4 pour quatre chapiteaux faits pour idem... .... RÉRERS De 254
2 juin : à luy, sur un grand vase de marbre blanc pour le petit parc. ....... Shi eh En LV Te 0ON
G octobre -1" décembre : à luy, sur un pied de bassin pour la Colonnade (a p.)...... FIRE TER 3001
3 mars : à Le Honcre, sculpteur, à compte des modèles en cire qu'il fait pour des guéridons d'argent et pour des:piede@6 tape." eV en 800
31 mars-20 octobre : à luy, sur quatre modèles en terre des grouppes de Mimphes et de Fleuves, qu'il fait pour le parterre de Versailles et dont il répare les cires à T'Arcendi (UD). eee. «TSF 2100
16 juillet-2a septembre : à luy, parfait payement de 1370 pour trois masques et deux vazes qu'il a faits pour la Colonnade (a p.).,......... Hi... dtogoi
6 octobre-1* décembre : à luy, sur sept bas-reliefs pour tem Ce pihve:n 20; LE Es sine rue LHOON
3 mars-/h aoust : à Mazière, sculpteur, parfait payement de 64o# pour quatre morceaux de guillochis faits Dour’uem Ca ee ner à EU e crie RON
24 mars-6 octobre : à luy, à compte d’un Faune et d'un Terme qu'il fait en marbre (2 p.)....... 1300
2 juin-17 novembre : à Iuy, sur les modèles en marbre de deux Termes représentant Pan et Sirinx ol À Ne Sue D dates a aie 1200
16 juillet-29 septembre : à luy, parfait payement de 13/98 10°, à quoy montent trois masques et deux vases pour la Colonnade (a p.)..... RTS ... 992 10°
6 octobre-1** décembre. : à luy, sur deux bas-reliefs
pouriiden (a qe), 2046 ENCRES K bof
NS SP EE
17 novembre : à luy, sur les restaurations des figures antiques de deux Muses... 1... 00 200% 3 mars-/h aoust : à Lecrann, sculpteur, parfait payement de 64ott pour quatre morceaux de guillochis pour lé: Golonnade: (a: pt )0. 1 ue AR MN a hot 21 avril : à luy, parfait payement de 904 pour quatre chapiteaux pouridem.. 54, 200 en 2544 6 octobre-1°** décembre : à luy, sur deux pieds de béssinipouri Mem (at pr}. 0 tr At JE Gootil 15 décembre : à luy, sur un bassin pour idem.. 200k! 3 mars-15 décembre : à Lecros, sculpteur, sur la figure qu’il fait en marbre de la Vénus de Richelieu, sortant déibain(s pr}is sectes ut a EURE Gootit 3 mars : à luy, sur le grand modèle et la figure em marbre représentant le Phosphore, d’après un petit mo-dèle de:Gmhknbons sou purdreut cuis rien 3oott 31 mars : à luy, sur la figure du Lantin, qu'il a livrée, et'sur le Terme qu'il faits 0, 21 4. EU DU 8oottt 26 may- {A aoust : à luy, parfait payement de 2800ttt pour les modèles et les cires qu’il a réparées de deux grouppes de Fleuve et de Rivière avec enfans et attributs, pour jetter en bronze à l’Arcenal (2 p.)...... 160ott 16 juillet-29 septembre : à luy, parfait payement de: 1680 pour quatre vazes pour la Colonnade, dont deux: commencez par le s° Laviron (2 p.).......... 1280 22 septembre : à luy, sur la figure qu'il fait en marbre, représentant le Point du jour.....:.......... Goottt 20 octobre-22 décembre : à Iuy, parfait payement! de 1000 pour les modèles de trois enfans de terre: groupez ensemble avec leurs attributs, commencez par feu Lavirow, autre sculpteur, et finis par led. Lecros, pour le bassin de Vénus au petit parc {a p.).......... Gooï 16 junn-11 aoust : au nommé Anpré, sculpteur, à compte de la figure d’un Roy esclave qu'il fait en marbre pour:le-pelhit-parc (prie 0 ben en enat 5oott 3 mars-/A aoust : à Monnier, sculpteur, parfait payement de 64o pour quatre pièces de guillochis pour la
Colonnade fo po} uuaat LS ht cas khot 6 octobre-1* décembre : à luy, sur deux pieds de bassins pour idem:(a pe). nus) ui, some 6oot
a juin : à luy, sur la Vénus de Médicis qu’il fait en marbre pour:le petit pare. .4.tdiiuue dx 500 2h mars-6 octobre : auxd. Monnier et Carzier, sculpteurs, à compte du grouppe de la Paix des Grecs, pour lepélitiparci (ap 45 UN pans EN DU 8oott 10 mars-2 juin : à Varin et Lancuois, sculpteurs, parfait payement de 5500 pour douze vazes de bronze doré qu’ils ont livré pour les buffets du Marais (2 FO lai} RD di ans de deteste HAN SO
18 aoust-15 décembre : à eux, à compte de cinq draperies de bronze doré aux bustes de phorphire et d’unze groupes d’enfans de bronze pour les buffets du Marais LEE A 7 RE DORA DE SAIS EL HIVER 407 Goooï
17 novembre : à eux et Monnier, sur vingt-un socles de marbre blanc ornez de glaçons pour lesd. groupes GA État MMA RE DEEE PEAR ES CP EN RE EE A hoot
21 avril : à Varin, sculpteur, parfait payement de goû pour quatre chapiteaux d'ordre ionique pour la Gone AOL ES SR NN RC 2544
2h febvrier : à Noez Jouvener, sculpteur, à compte des modelles. de cuvette qu'il fait pour jetter en bronze... D Le PA AG EPS AE ET SR CAPE EE PO LUE 6oot
21 avril : à luy, parfait payement de 1356# pour six chapiteaux qu'il a faits 1. .:......... PACE 356
16 juillet-18 septembre : à luy, parfait payement de 84olt pour deux vases pour la Colonnade (2 p.).. 64oft
6 octobre-1"* décembre : à luy, sur deux pieds de bas- Mn pour demi pi) au ES Lu “2.74 600
15 décembre : à luy, sur un bassin de marbre pour SE PACS PR PR CDR Le UE ET NO A . 200
2h mars : au nommé LEFEBvRE, sculpteur, à compte de la figure de marbre qu’il fait pour le petit pare, représentant le Fidel ns ul Le cn 0 300h
6 octobre : à Lançrois, sculpteur, pour avoir moulé le modèle réformé d’un vaze pour la Colonnade. . 160
20 octobre : à luy, pour avoir moulé et coulé deux jets el plusieurs parties séparées de deux figures, l’une représentant l’Aurore, et l’autre Arion, que Raox et Ma- GniER font en marbre ......:.......:. Ty baott
7 juillet : à Prerre Mazeues, sculpteur, à compte de la figure d’Apollon qu’il a fait en marbre et posée au POUt pas: 1 den Ch ue Un, Re 073 6ooî
16 juillet-18 septembre : à luy, parfait payement de 8/oïl, à quoy montent les deux vases qu'il a fait pour la boronnade (apr Mi) 4e et Li . Ghott
22 septembre : à luy, pour le modèle en grand de l’architecture et guillochis de l’attique de la Colonnade de Versailles ag ee FEdEr tueuse he La 150h
18 aoust : à luy et Jouvexer, parfait payement de 1451 pour les ouvrages de sculpture et d'architecture de marbre par eux faits autour du buste de S. M. dans la salle du billard à Versailles............... 851t
3 mars-16 juin : à Mero, sculpteur, sur un Terme de marbre représentant un Philosophe d’après le dessein du s° Micwarn (3 p.)........ SAN Le à 1000f
31 mars : à CasseGraIN, sculpteur et mouleur, pour les moules et modèles qu’il a faits pour servir aux bronzes que l'on fait & PArcenalfi sin mails iii + 5331
EIPRIMERIE NATIONALE,
16-923 juin : à duy, parfait payement des moules du 1 rées qu’il a fait pour servir aux deux tableaux représen-
Marc-Aurèle (2 p.)...................... . 860 29 septembre : à luy, parfait payement de 7220 pour les moules de figures et d'animaux qu’il a moulez sur les modèles de terre faits par divers sculpteurs pour le service de SM hein. 2h ae ae rade se 1720 3 mars : à Lespacnanoez, sculpteur, à compte d'un Terme en marbre, représentant un Philosophe , d’après le dessein du s° MicnarD..................... 300 10 mars-1" décembre : à FLawanD, sculpteur, sur le grand groupe de trois figures en marbre représentant l'Enlèvement d’Orithie (3 p.).............. 1500 2 juin-6 octobre: à luy, sur le petit Faune de la reine de Suède, qu'il fait en marbre (2 p.)-... 1000 16 juillet-29 septembre : à luy, parfait payement de 1290# pour trois masques et deux vazes faits pour la Colonnade (2 p.)..-..................... g4ott 3 mars-4 aoust : à Rosgrr, sculpteur, parfait payement de 64ott pour quatre pièces de guillochis pour la Colonnade (2 p.)......... FAO Et 2 PATES hot 10 mars-11 aoust : à luy, pour, avec 17508 qu'il a reçeus les 17 et 24 juin, 1° et 29 juillet, 14 octobre 1685, 10 mars et 2 juin 1686, faire le parfait payement de 2255, à quoy montent les creux de plastre qu’il a faits sur les modèles de terre faits par Mazeuine, Jouvener et Hurrrez, sculpteurs, pour jetter en bronze pour le bassin de Tétis, et du moule d’une cuvette faite par led. Jouvener (3 p.).......:.............. 855h 21 avril : à luy, parfait payement de 904 pour quatre chapiteaux pour la Colonnade ............... 254 6 octobre-1°" décembre : à luy, sur un pied de bassin pour la Colonnade (2 p.).................. 300k 2 juin : à luy, sur le grand vase de marbre blanc pour Je petit parc....................:....... a0ot 99 septembre : au nommé Barroye, sculpleur, à compte de deux modèles de Termes représentant Vertumne et Pomone en marbre................. hoot 18 septembre-20 octobre : à Ausrr, Boxvazzer, Rocer et Tauein, sculpteurs et fondeurs, à compte des huit groupes d’enfans des bassins de Vénus et de Tétis qu'ils fondent en bronze (2 p.)...........:....... 8oott 15 avril- 20 octobre : à La Lande et ViLaine, sculpteurs et doreurs, parfait payement de la sculpture et dorure de dix-neuf bordures pour le cabinet des glaces de Monsieur au Palais-Royal (2 p.)....... 7284 6° 8° 98 juillet : à Laranpe seul, à compte des ouvrages de sculpture qu'il fait à l'appartement de M°° ne Mainrenon à Fontainebleau . - ........:............... 300 22 septembre : à luy, pour deux grandes bordures do-
tant Luxembourg, peints par le s° Wennenmeuuer, et qui ont esté livrez à Marly......... 4 SJ Nas 531
10 mars : à Cuarmeron et Vicaine, sculpteurs, à comple de 2088 restant à payer de quatorze bordures par eux sculptées, et dorées par Perir, pour les petits tahlequxde S Mi: 20 esta be 1044tt
À Laranpe, autre, pour trois bordures... 4g5# 10°
16 juillet : à LaneLois, autre, pour avoir fait le moulle et coulé deux jets, l’un monté, l’autre par parties, de la figure de Leucothée que l’on fait en marbre pour le service de-S. Mi; 220ti Ne LUS EURE 200
6 octobre : à Dimancue, autre, pour avoir moulé le modèle du pied de bassin de la Colonnade et en avoir fourni dix-sept modèles aux sculpteurs... ...... L5 ot
17 novembre : à luy, pour un moule et dix-huit jets de plastre qu’il a faits du profil et quart de diamettre du modèle de bassin de la Colonnade. ......... 7hit
20 octobre : à GÉérarD, autre, pour avoir racomodé la sculpture du platfond du cabinet de Monsieur au Palais-Royal, pendant la présente année. . ... Sa 088
Somme de ce chapitre... 142494# 9° l°
BRONZE
3 febvrier : à Nicocas ne Navi, fondeur, pour 9705 livres de mitraille rouge et jaune qu'il a fondues et alliées ensemble pour servir à jetter les figures de bronze que l’on fait pour le service de S. M.. 19711 8°
17 mars: à luy, pour 12337 livres de mitraille rouge et jaune, pour idem, à 13h le cent. .... 1618 11° 3°
31 mars : à luy, pour 21101 livres de mitraille rouge et jaune, au mesme prix. ....... ana 27654 a° 6°
À luy, pour parfait payement de 12111 12°, à quoy montent vingt-deux cloches qu'il a fondues pour le carillon de la Samaritaine , el trois pour le couvent de l’Anonciade derMeulans 4.0.4 42444048). g11# 19°
19 may: à luy, parfait payement de 3726 6°, pour six cloches et douze païlliers par luy fondus et livrés pour l’église paroissiale de Versailles. . . . ... 17926 6°
26 may : à luy, pour avoir fondu et allié ensemble 15293 livres de mitraille rouge et jaune pour servir à
fondre les figures ............ das) 1087844070"
18 aoust : à luy, pour 22754 livres idem... 29894 4% 20 octobre : à luy, pour avoir fondu six cloches, dont quatre pour Fontainebleau, une pour Saint-Cyr, l'autre pour Meulan et un paillier pour le pont de Vincennes. . das cu ME Rate ENS 627 18° 15 décembre : à luy, pour avoir alaizé sept robinets et les avoir accomodez tant sur la conduite des Tuilleries que dans le jardin el aux bassins pendant la présente qe ss Vie Dune ER SL ON ONE 55
Somme de ce chapitre ..... 139458 18°
MARBRERIE,
a4 febvrier-17 novembre : au nommé Missox, marbrier, à compte des ouvrages de marbre qu'il fait pour la Salle de bal au petit pare de Versailles (5 p.). 4600#
31 mars : à luy, à compte des chambranles et foyers fournis au magasin ....... AU 4 à 4 3fde MN 500
38 juillet-25 aoust : à luy, pour, avec 14150 reçeues en 1684, 1685, faire le parfait payement de 204254 6°, à quoy montent les ouvrages de marbre par luy faits pour le rétablissement des deux bassins des cabinets de la descente de Latone, le déposement et reposement des carreaux de la petite cour du chasteau et autres ouvrages en divers endroits du chasteau et aux buffets du Marais: (9h) ds ds ai tas Gao4h 6°
13 janvier- 26 may : au nommé Descrawrs, marbrier, à compte du cordon de bassin qu'il fait pour le parterre du midy au petit pare (5 p.)...... PEU MALE 11000
3 febvrier-22 décembre : à luy, à compte de ses ouvrages à la Colonnade et autres endroits (13 p.). 17100
27 octobre -17 novembre : à luy, sur les pieddestaux de marbre qu'il fait pour le petit parc de Versailles (a: pt }ES RSR PEN ee ME ER gooft
27 janvier-26 may : au nommé Cuvizzier, marbrier, sur trente-deux bancs et les consoles de marbre qu’il fait pour lé’petibpare (/ pr}i sus eu 21001
24 mars : à luy, pour, avec 6300 reçeus en 1684 et 1685, et 566 9° 6° qui luy sont déduits pour 37 pieds 9 pouces 2 lignes 1/6 de marbre qui luy ont esté livrez du magasin, faire le parfait payement de 8419 10°, à quoy montent ses ouvrages tant pour le bassin de la Pyramide que pour les deux bassins des. Couronnes et les bancs qu’il a livrez au petit parc jusqu’au mois de septésbre 2606. he EN, 1553# 64
27 janvier-18 septembre : à la veuve Gnierr, marbrier, à compte des chambranles, foyers et socles de marbres qu’elle a fourni aux magasins de S. M. (6 p-). ANSE UE ee CR UE bo
2 juin : à elle, pour, avec 1200 reçeus en 1685,
faire le parfait payement de 15994 19° 8%, à quoy montent quatorze bancs de marbre blanc faits par son mary et qu’elle a livrez pour le petit pare... 392 19° 84
1° décembre : à elle, pour son payement de quatre foyers qu’elle a livrez, sçavoir : deux pour Maintenon et deux pour Fontainebleau, et pour huit journées de marbriers qu’elle a employez à plusieurs réparations aud. Fotahebien Linie alba 681 14° 8°
2h febvrier-1* septembre : au nommé Enco, marbrier, parfait payement de douze tables de marbre de différentes couleurs qu’il a faites pour le service de Mon- DAT ANSE) PPS AE ANT A EDEN MER 7994
31 mars : à luy, pour réparations qu’il a faites aux chambranles et foyers de marbre de l’hostel de la Va- AT ERA RUN RS LAS MUR IN TT MAT AA ERS AS 38h
21 avril : à luy, pour la gravure et thoisé des blots et tranches de marbre depuis le 7 mars 1685 jusqu’au a jantion denpieniis sous ini iii ko6t 15°
5 may-17 novembre : à luy, parfait payement de quatre tables d’albastre montahuto qu’il accommode pour le service de S. M. (ap)... 4440. 320
6 octobre : à luy, parfait payement de 1697 16° 11°, à quoy montent les ouvrages de marbre du cordon du bassin de Cérès au petit pare de Versailles... ....... A AE D LS den tn NS de 597 16° 11°
20 octobre : à luy, pour la façon d’un foyer, tablettes, revestissement de cheminées, le rétablissement de trois autres foyers et un chambranle au cabinet de Monsieur AU Pa Role CA SE ME Er etes) LG 10°
24 febvrier : aux nommez Enco, Lisqui et Cuvizurer, marbriers , à compte de deux piédestaux de marbre livrez CA US SERRE te er A EAU 300
19 may-16 juillet : à eux, sur quatre colonnes de marbre de Rance et quatre pilastres de marbre de Bourbonnois qu’ils font pour le rétable d’autel de la Paroisse
RU MR de as 4 died este ea sut ane 1700!
18 aoust-1°* décembre : à eux, sur sept bassins de marbre pour l'allée de la Pyramide (3 p.)..... 1200
6 octobre-1** décembre : à eux, sur le piédestal de l’Andromède et les socles de vazes pour le parterre (a p.). DER M De EE MER la 2e trie 600
18 aoust-1° décembre : à Marnau, marbrier, à compte de trois bassins de marbre pour l'allée de la Pyramide LEE PAPER ER A ST Peer PER 500
3 febvrier : au nommé Dergais, marbrier, pour quinze piédouches et un scabellon de marbre qu'il a livré pour le service de S. M... :.…. Men ro dore 273h
19 may: à Cuarces FLeurimonD, autre, pour avoir re-
mastiqué et poli deux tables de marbre brocatelle d'Espagne mises au magasin. ................... 90
Somme dece chapitre... .. 54ga2h 9° 9
OUVRAGES D'ÉBEINE ET DE MARQUETERIE
18 aoust-3 novembre : au nommé Porrou, ébéniste, parfait payement du parquet à compartimens de cuivre et d’estain qu'il fait pour l’alcôve de la chambre de la Reine, à Fontainebleau (3 p.)..:.......... 23g9ot
3 febvrier-10 mars : à OpPenor, ébéniste, pour onze buches de bois de sandal rouge, pesant 2171 livres, qu’il a fourni au magasin, à 12° la livre... .... 1302 19°
10 mars : à luy, à compte du parquet de compartimens de bois de différentes couleurs qu’il fait pour la petite gallerie de Versailles. ............... 2000f
10 mars-16 juin : aux nommés Porrou, marqueteur, et Czenin, graveur, parfait payement de 96851 16° “ pour le parquet qu'ils ont fait, gravé et posé au Cabinet des curiositez et à la chambre bleue, au chasteau de Versalles (ap) 44 «serres cs hisél ee 56851 16° 34
Somme de ce chapitre... .. 11378 8° 3°
27 janvier : à Nicoras Courrois, cordier, pour corde, chablots et lignes qu’il a fourni pour le modèle de la statue équestre de S. M. à l'hostel de Vendosme depuis le mois de novembre dernier jusqu'au 16 de ce MOI US ele + ME COR roue ete à ait 4°
18 aoust : à GranpertE, Counrois et Hanin, pour clouds, lattes et autres menues fournitures faites pour le modèle de la statue equestre. ............. 38 19°
27 janvier : au nommé Maxon, charron, pour 1125 livres de chevilles et chevillettes et 93 clouds de roue qu'il a fourni pour led. modèle. ............ 149 18° 6°
19 may : à luy, pour chevilles et clouds de bateau fournis pour #ém. ui... 14410 2090
7 juillet : à luy, pour ouvrages de charonnage faits au grand binard qui a porté le grand bassin à Versailles. RE ee EU RS À alt PE a Me eq
8 septembre-15 décembre : à luy, pour ouvrages de charonnage faits aux binards de S. M. pendant l'année dernière et la présente (a p.).............. GoAi 6°
8 febvrier : à Cnarzes Héraurr, peintre, pour remboursement de pareille somme payée pour port de plusieurs tableaux de Paris à Versailles et de Versailles à Paris jusqu’au dernier décembre 1685 ........ 146
Au nommé Laeu, tireur d’or, pour 12 mares d’or filé qu’il a livré pour les broderies de Noisy..... 5761
25 may: à luy, pour 24 marcs 1 once 1 gros d'or filé pour Hem DANIEL O6" 107 A luy, pour 7 marcs 3 onces 3 gros d’or filé et une once de clinquant d'argent pour idem . ... 334 13° 9° 23 juin : à luy, pour 5 marcs À onces d'or filé pour Men rie Le PME 4. Re st 30h 0" 3 febvrier : au nommé Le Liarp!, taupier, pour 172 taupes prises dans le petit parc de Vincennes pendant les trois derniers mois de 1685......... 3ot 9° 19 may : à luy, pour 178 laupes prises idem, quarhiér de janvier. NAN Per APR 0e 098" L aoust : à luy, pour 234 taupes prises idem, quartier d'en it MUR ESS AU EEE LEE UM Nero" 17 novembre : à luy, pour 204 taupes prises idem, quartier de juillet........:.......:...., 385#44° 3 febvrier : à Pierre Varise, ramonneur, pour les cheminées qu'il a ramonnées et racommodées en plusieurs Maisons Royales, à Paris, pendant l’année dernière LORS LR NS ARR Li A QU Sa?
À Jaoues Le Mor, horloger, pour parfait payement de 1100# pour les ouvrages par luy faits au carillon de la Samaritaine, et 300 par pratification......... 550% 3 mars : au s° Fossier, garde magasin des marbres, pour remboursement de pareille somme payée pour sciages de marbre qu'il a fait faire pour délivrer aux sculpteurs et marbriers pour travailler aux ouvrages de SM AP M RENAN Ur eos oo li aoust : à luy, pour son remboursement de 7549 pieds 10 pouces 7 lignes en superficie de sciage de marbre, à raison de 12° le pied, et 80 pieds 7 pouces 3 lignes de noyaux de marbre blanc tirez au brancart, à 30° le pied. so ER SUR NÉ RR OMR MOREL RS Et MOULE" 26" 15 décembre : à luy, pour remboursement du sciage de 4737 pieds 6 pouces 4 lignes de marbre qu’il a délivré à plusieurs sculpteurs et marbriers... 28831 3° 6° 31 mars-15 décembre : à luy, pour son remboursement de menues dépenses pour les Baslimens depuis le 20 septembre 1685 jusqu’au 16 novembre (2 p.)..... srl MRC GUN OM rer ASS EN San ne 67 19 may-11 aoust : à luy, pour la dépense qu'il a faite pour amener de Sève à Versailles le grand bassin de marbre pour la fontaine de la Pyramide (5 p.)....... se AQU Ve PR VU OR net gt 6 octobre : à luy, pour remboursement de pareille somme payée aux hommes qui ont conduit à Versailles le grouppe de Domnico Guimi jusqu’au 30 aoust...... LR MESA NERO TU ES TO UEMrS"
1 Ou Lrano.
10 mars : à Moreau, potier de lerre, pour ouvrages de carreau qu’il a faits à la Samaritaine, aux galleries du Louvre et autres endroits......... .. 2841844
10 mars-18 aoust : au s° Doussor, pour vacations employées à la vérification, aux visites et toisez des ouvrages des Bastimens jusqu’au 30 juillet (2 p.)...... 1500
10 mars-26 may: à Bourer, marchand, pour menues merceries pour les broderies de Noisy (3 p.). 88 12°
10 mars : à Vivien, autre, pour 4 bottes de soye gre-
nadine aurore fournies pour idem. ...... HAN G air 26 may : à luy, pour 4 bottes 3 onces de soye platte pour idem........., UE NUE D PAS AA GRO
10 mars : à Louis Macor, voiturier, pour son payement des gravois qu'il a mené au modèle du piédestal de la statue équestre. .... AR RES LEONE
19 may : à luy, pour 333 voyes qu'il a fait des démolitions des vieilles mazures du petit jardin de lhostel de Nendpghessd ils eus Hs TOM 2 08 24 19° 6°
10 mars : à CHaron, marchand, pour 43 aunes 1/4 de frise pour les broderies de Noisy......... 661 15°
26 may : à luy, pour 22 aunes de frise verte pour idem RUE RAS AURAS DENIN UT da 30 6°
31 mars : à Le Roy et consors, voituriers, pour 1756 voyes de pierre et moïlon provenant des démolitions de l’hostel de Vendosme............ 1314 14°
À Duvaz et Lessuve, vuidangeurs, pour vuidanges de fosses par eux faites en plusieurs logemens du Palais- LL Ci ROMANE PME PRAIRIES ER AUS .. 188#
22 septembre : à eux, pour vuidanges de deux lieux communs et d’un puits des maisons appartenant au Roy, rugSaunt-Wincent ,.: 40 du eee RERO do Lion
17 novembre : à eux, pour vuidanges de fosses par eux faites tant en l’hostel des Ambassadeurs qu’en la cour des fontaines et attenant la chapelle du Palais-Royal. . . HAS CS de de à Sn de At 07
31 mars : à Normer, marchand, pour robinets, soupapes, contre-cœurs de cheminées et autres fournitures faites à la pépinière du Roule, au Palais-Royal, à la Samaritaine et à Vincennes... ............ 41954
Au s° Cuergau, pour le port de deux caisses de livres déParis-Ayluçonsss. si ls Jnies atout aol
Au s° Manceuix Cuarzier, marchand, pour 12 aunes de taffetas cramoisy fournies pour les broderies de Noisy. RS DR QU NS PE ET LR TE PNEUS E 31h 4°
15. avril : à Anroine Pasquier, juré crieur, pour la publication qu’il a fait à son de trompe de l’arrest du Conseil concernant les batteaux de sel et de charbon et de lavandières qui empeschent le cours de l’eau au-dessus dei la-Samantiunel iii 21. Re matis.n , ar 908
19 may : à la dame Carnor, lingère, pour A1 aunes de toile, 3 pièces de ruban de fil et la façon d’une banne qui a esté faite pour les ouvriers de Girarnow, sculpteur, qui travaillent au modèle de la sitatue équestre. 414 11°
À Ricuox, voiturier, pour voitures de figures de bronze et modèles de plastre faites à Paris et de Paris à Versailles jusqu’au 7 avril.............. toi 2091718
15 décembre : à luy, pour plusieurs voitures de tranches de marbre de chez les sculpteurs et marbriers aux magasins jusqu’au 24 septembre... ........ 8551 10°
26 may : à Boize, pour avoir voituré par eau, de Paris à Sève, le bloc pour le bassin de la Pyramide... 250
a juin : à Craupe Guyonxer, scieur de long, pour 119 thoises 1/2 pied courant de trait qu'il a fait pour le débit des bois employez au rétablissement des pont-levis du chasteau de Vincennes .............. 41% 13° 7°
23 juin : à Ricuarp, facteur de marchand de bois, pour les bois qu’il a fourni pour réparer les ponts dormans du chasteau de Vincennes... ...... 465 9° 10°
23 juin : à Racine, pour avoir comblé les fouilles de terre de l’hostel de Vendosme, du costé des Jacobins. . . A EN SOS PS AN de a ie COLA
7 juillet : à la veuve Juun, pour le loyer des bois qui ont servi à tendre les tapisseries aux Festes-Dieu de la présente année . ..... ee AQU OR 36
Au s° Guyuow, directeur de la manufacture de glaces, pour pareille somme par luy payée pour la subsistance du s° Harrsuoxer, ingénieur holamdois, travaillant par ordre de S. M., à la verrerie de Cherbourg, aux grands verres de lunettes pour l'observatoire de Paris... 3oot
20 octobre : à luy, pour 71 glaces livrées pour le cabinet de Monsieur au Palais-Royal............ 17331
16 juillet : à CLaune Gomoy, tourneur, pour avoir repassé sur le tour la grosse visse du grand balancier des médailles du Roy... Ma due .. 120
28 juillet : au nommé Larumée, terrassier, pour 21 thoises de terres cubes qu’il a fouillées et portées pour aplanir l’espace dans les murs de léglise nouvelle des Capucines pour la cérémonie de la première pére ire à se de EC OT DAME PAPAS LILI K à
L aoust : à Cnevizzan», fonlainier, pour avoir fouillé et reposé 84 thoiïzes de tuiaux de grais dans le parterre
du pelit parc...... ST Le et APSORE LU 334# A Nicozas Paquin, pour avoir fait le suport du grand miroir ardent qui est à l'Observatoire. ..... 189 10°
1* septembre : au s° SaiLLor, commissaire des pauvres de la paroisse Saint-Roch , pour la taxe des pauvres pourl ’hostel de Vendosme pour l’amnée 1685.... 264
20 octobre : à Forcoy, fontainier, pour avoir rétabli
le conroy du grand octogone et les conduites de décharge des bassins des Tuilleries, et avoir fourni le bray, goudron et mastic sur les auvens de la Samaritaine...... . 817 7°1° 17 novembre : à Lersevre et Tagvenor, jardiniers, sçavoir : 378 pour 420 tombereaux de terre qu'ils ont fourni et mené au Jardin Royal des plantes pour planter la nouvelle école et 121 8° pour 23 journées d’hommes qui ont répandu lesd. terres sur les planches. . 39of 8°
1° décembre : à Dougzer, tapissier, pour avoir garni quatre-vingt-douze tabourels et métiers pour le couvent dé San Cycle AR ee Goatt 18°
À Picarp, couvreur de chaume, pour avoir fait et fourny la couverture de paille de la cage du modèle de le statue équestre de S. M. à l’hostel de Vendosme. 30h
15 décembre : à Rocer, pour 33 thoises de paillas-
sons pour meltre autour de lad. cage........... 33h À Jucrex Armonr, natlier, pour 34 thoises de nattes pour natter le dedans de lad. cage... ..... .. 64 19°
À Prrcor et Dupoxr, pour avoir encordé les vieux bois de charpente provenant de la démolition de l’hostel de Vendosme, du 10 aoust au 23 novembre.... 1914 17°
22 décembre : à Jaques Le Honre, pour uslancils servans au monnoyement des médailles avec la machine que S. M. a fait venir de Suède. ............ 181
10 mars-16 octobre : au nommé Karsveker, à compte du grand verre de lunette qu’il fait pour l'Observatoire CS D a ed Me AS ARR Ale de 1050
Somme de ce chapitre... 394918 11° 4°
GOBELINS ET LA SAVONNERIE
10 mars-1* décembre : au nommé Yvarr, pour les peintures qu’il a faites pendant le dernier quartier 1685 et les trois premiers de 1686, y compris ses appointeons ÉD D) UN nie neue Ai eh 4506 5°
10 mars : à Janss, pour l'ouvrage qu'il a fait sur dix pièces tapisseries de haute lisse pendant le dernier trituéatre 20800 ci PR 7896 6° 5°
16 juin : à luy, sur onze pièces idem, déduction des étoffes pendant le premier trimestre 1686. 80164 19° 6°
8 septembre : à luy, sur six pièces idem, y compris Looof à compte de 16 aunes 11 p. 10/16 faites sur cinq pièces d’après les desseins de Rapmaer et de Juzes Romain, dont les prix ne sont point faits. ... 67154 5° 54
1° décembre : à luy, sur sept pièces idem, y compris 2720 à compte de 7 aunes 6/4-6/16, faites sur cinq pièces idem , déduction des étoffes à luylivrées. 31814 15°
16 juin : à luy, pour ses appointemens des six der-
niers mois 1685...... RAA LIFE See desde 754 10 mars : à Leresvre, pour huit pièces haute lisse, déduction des étoffes à luy livrées... .... : 23754 10°
16 juin : à luy, sur neuf pièces idem.. 40108 18° 104 8 septembre : à luy, sur six pièces idem, y compris 1000 à compte de 4 aunes 12 1/2 sur trois pièces d’après les desseins de Rapmarz et de Juces Romain, dont les prix ne som ROinÉ faits. ni din p asia 22974 3° 64 1° décembre : à luy, sur huit pièces idem, à compte de 6 aunes 3/6 et demi, sur cinq pièces dont les prix ne
sont point faits. ...... a SU RER ARE 4597 19° 1° 16 juin : à luy, pour ses appointemens des six der- Mers mo OBS Le, LEUR on pet + 1951 10 mars: à Mosix, sur quatre pièces de basse lisse, déduction faite des étoffes livrées... ... © 30084 15° 54 16 juin : à luy, sur sept pièces idem... ... 5275 9°
8 septembre : à luy, sur sept pièces idem. 34134 7° 1° 1° décembre : à luy, sur sept pièces. .. 38464 4° 4 16 juin : à luy, pour ses appointemens des six der-
Dior DR 0 OS 2 di MT Lo LL. dat 79tt 10 mars : à La Croix, sur quatre pièces de basse lisse, déductions etes. aa. ba MU ee L19208 4° 1°
16 juin : à luy, sur six pièces idem... . 43854 19° 7° 8 septembre : à luy, sur cinq pièces... 22864 13° 44 1° décembre : à luy, sur sept pièces. . 33474 19° 10* 16 juin : à luy, pour appointemens des six derniers OO TR ai daheus, ARE ... bot 10 mars-1” décembre : à Brancuy, travaillant aux ouvrages de pierres fines, tant pour appointemens que pour journées d'hommes pendant le dernier trimestre 1685 et les trois premiers 1686 (4 p.)... 22674 6° 44 10 mars-1* décembre : à Kercnove, teinturier, pour appointemens pendant led. temps (5 p.).. 18844 4° 34 10 mars-1* décembre : à CLémenr, chirurgien, idem
(hphss SUR RG Map a it DPF CES . loott 10 mars-1* décembre : à Nivecow, dessinateur, idem (hp ait DT rte sssssseesse 11008 10 mars-1* décembre : à Gaspard Tréuer, jardinier, idem (hipuhssss in er OT TL Via, koot 10 mars-1* décembre : à la veuve BarREav, portière-2dem (hp) ss Lodel Has 300f 10 mars-1* décembre : à Rocnow, concierge de la Manufacture, idem (4 p.).......... sos. 19008
26 may: à Gaxor, marchand, pour 254 bottes 1 4 onces 1 gros de soye de diverses couleurs et 8 mares d’or pour les ouvrages de Jad. Manufacture . . :......... 3784t
18 aoust : à luy, pour 210 bottes 9 onces 3 gros de soye qu'il a livré pour idem, à 14# la botte. 3079" 5°
20 octobre : à luy, pour 206 bottes 8 onces de soye 28g1t 9° A°
16 juin : au nommé ne Sève, peintre pour les histoires, pour ses appointemens des six derniers mois 1685. 100ft
A deiR 1e SU COR IT A A ee ER :
A Axçuzer, peintre pour les ornemens, idem.. 100
À Barrisre, autre pour les fleurs, idem. ..... 100! À Venpier, autre, #dem.. ....,..,..,:.... 100! À Roussezer, graveur, idem. ......... nie OON
À Hovasse, peintre pour les animaux, idem... 100
A luy, pour le soin qu’il prend des tableaux qui sont dans l’hostel de Grandmont, à 300 par an..... 150of À Le CLerc, graveur, idem............ “se LEDU
À Bonnewer, peintre, pour le soin qu’il prend de la conduite et instruction des enfans étudians dans la maison des Gobelins............. RAT RE ARE 150tt À Yvarr le jeune, peintre, à raison de 150 par an.. see en din LT S ME MESS Hh N da dt) 75h Au s° Férer, prestre, ecclésiastique de la parroisse Saint-Hipolite, qui fait le catéchisme aux Gobelins. 754 Au P. Anrone Borvuc, religieux flamant de Picpus qui catéchise les ouvriers flamans travaillans auxd. Gobelins, pour les six derniers mois 1685........ 5ott 16 juillet : au s° Josepn Picuon, prestre, pour une année de rétribution échue le dernier juin, pour avoir fait le service divin dans la chapelle de la Savonnerie. 240
Somme de ce chapitre... .. 923534 4° of
MAISON DES GOBELINS
2 juin : à Caanzes-François Jaquer, vitrier, pour réparations de vitrerie faites aux Gobelins en 1685 et
1080: CHERS RENE ARE 2144 14° 3° 16 juillet: à Norc Mani, couvreur, pour ouvrages de couverture dem, ............:1.10. 2484 18° 41 À Trime, Menuisier, pour ouvrages de menuiserie idem. RU ER Li MOPOTANT 5254 4° 6% À Brancueron, serrurier, pour ouvrages de serrurerie SO à ss de EL ut be el 314 19° 6°
15 décembre : à Antoine Paris, maçon, pour menus ouvrages de maçonnerie faits en lad. maison pendant la présente année. ....... ia dial 190 11° 4°
Somme de ce chapitre... .…. 1211# 7° 11%
COUVENT DE L’ANNONCIADE DE MEULAN
24 febvrier-7 juillet : à Avasse, maçon, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il a faits à l’Annonciade de Mon h), nn eut se0of
10 mars : à FRaNÇois GUILLAUME, carleur, à compte
de ses ouvrages de carreau idem ............. 15oît 24 febvrier : à CLaune Hu, charpentier, à compte des beffrois et hunes des cloches idem.......... 70
10 mars-16 juillet : à Juzxex Lory, horloger, parfait payement de la grande horloge neuve par luy faite et poster aud. convent (aps): causant hkott
24 febvrier : à Noer Morsau, couvreur, à compte des couvertures de thuille faites aux sacristies et lieux com- Houns dud. coent.. ie 0h hs pin an uit 15oft
24 febvrier-2 juin : à Toma et Leau, menuisiers, à compte des ouvrages de menuiserie faits à l'église et cloistre dud. couvent (3 p.)........ SAP RS PR Fe à
24 febvrier-21 avril : à Pierre Barser, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie à l’église et en divers endroits dud. couvent (a p.)..........,...., hoof
24 febvrier : à Louis Ausrun, vitrier, à compte des vitres et peintures à huïsle faites aux cellules, sacristies dates Her, 2 ie id art 150
17 novembre : à Paizver, peintre, pour quatre tableaux qu’il a peints sur toile à l’huile pour lad. église. . Léa D See AO SAT dr ARR Steta À ba die DE EN
24 febvrier-21 avril : à Czaune Touron, paveur, à compte de ses ouvrages de pavé dans les cours, cloistre etreoridor (piste est, Li are OO
Somme de ce chapitre.......... 6544t
CHÂTEAU DE MONCEAUX
3 febvrier- 20 octobre : à François DESARNEAUX, entrepreneur, et ses associez, pour parfait payement de 18079 5° 10°, à quoy montent leurs ouvrages de maçonnerie au chasteau de Monceaux (2 p.). 3259 3° 10°
17 febvrier : à Veuuer, Fonrvrezce et Morez, menuisiers, à comple de leurs ouvrages de menuiserie aud. chagtean un LS ASE di a AE 1000
20 janvier- 27 octobre : au nommé Rocuerre et consors, sculpteurs, à compte de leurs ouvrages (3 p.).... tea te D EVER à Sd Abe r aS sde he de FAHODI
6 octobre : à Jgax-François Duvernoy et consors, pour les glacis qu’ils ont faits tant dedans que dehors des murs des parcs de Monceaux.............. h5o 6°
20 janvier-10 novembre : aux ouvriers à journées qui ont travaillé aux réparations du chasteau de Monceaux du 8 décembre 1685 au 26 octobre dernier (3 p.).... RE RU ee AUS NA D 'ALIIAeS SDION à”
Somme de ce chapitre. ... 75o4# 11° 10°
MÉDAILLES
27 janvier-15 décembre : au s° Ouniner, qui travaille à l'explication des médailles du Cabinet de S.M., pour son payement d’une année, à raison de 3 par jour (LS D) dois dE EN Se RERO 10951
27 janvier-15 décembre : au s° Vincexor, qui travaille à escrire à l'inventaire desd. médailles, pour une année, à raison de 3f par jour (19 p.).............. 8791
3 febvrier : à M. le marquis pe Béraune, ambassadeur pour $S. M. en Pologne, pour son remboursement de pareille somme qu’il a payée pour achapt de plusieurs médailles par luy envoyées pour le Cabinet de S. M... 28920
à Gorrrox, imprimeur, pour les soins
CP CCC CC
10 febvrier :
qu'il a pris à nettoyer les planches de cuivre, les caractères de lettres grecques et arabes et les poinçons et
carrez des médailles de S. M. en 1685........ 100 Au nommé Pary, papelier, pour papier, plumes, ancre, cire d'Espagne et autres marchandises. . . .... 134 9°
17 febvrier : au s° DaLencé, pour pareille somme par luy payée pour une médaille de S. M. qu’il a envoyée 16H 19 may : à luy, pour une médaille d'argent envoyée 16 10° à luy, pour deux médailles qu'il a fait 3444" 17 novembre: à luy, pour une médaille d'argent en-
hi L ÉT PT ii AGREE AAA ERNST AR RACE SR AR DOS
d'Amsterdam pour led. Gabinet............
8 septembre :
frapper et envoyé d'Allemagne idem... ......
voyée de la Haye, frappée à l’occasion du siège de HambouFpeni ut Abe TS LORS, RUN ot 7° 15 décembre : à luy, pour une médaille d’argent sur da REBORN PE LA CAE PM ML ANS AUS EU 29 décembre : à luy, pour une médaille d’argent qu'il RERNOYÉC. 64 LH Le ODA AR A CPR TR EN 17 mars-18 septembre: au P. ou Mozier, pour plusieurs médailles fournies au Cabinet de S.M. (3 p.)... bis aie E vte De RNA PUS AA UNS San 1459 7° 17 mars-28 juillet : à Louis Dausancourr, guainier, pour tablettes qu'il a fournies el journées qu'il a employées pour faire les tiroirs pour mettre les médailles et apathes de S. M. (A p): 52 AURAS LEE 1044 5° 17 mars-8 septembre : au s° Morezz, à compte du travail qu’il fait pour l'explication desd. médailles (2 p.).. 31 mars-7 juillet : au s° Perir, pour son remboursement des médailles d’or et d'argent fournies pour le Ca- Binét (4 pe) 01250 Qu NS CN Ci 64194 10° 10°
15 avri-6 octobre :
au s° Ramnssaxr, pour rembour-
sement des menues dépenses faites pour le Cabinet, du 15 octobre au 30 septembre (2 p.)........... 7oof Q juin : au s° de la Ricquerière, pour deux médailles d’or et deux, façon d'argent, qu’il a envoyées de Stoc- 18 septembre : au s° Rosseer, pour remboursement de plusieurs médailles qu’il a fournies. ......... 66H 20 octobre : au s° GoBAILLE, pour une médaille d’ar- Dont dé Pentax Crau ent et 34" 10° 17 novembre : au s° ArmAnD, pour une abathe blanche, sur laquelle est gravée en relief une Vénus couchée ayant un petit Cupidon auprès d’elle............... 176 1° décembre : au nommé Berquan, orphèvre, pour plusieurs garnitures d’agathes livrées pour led. Cabinet.
RE M PAS ANNE EEE RES Er à .. 9391 15° 8 décembre : au s° Héron, pour plusieurs agathes li- VPO0S AUeRi L 4 URdRR e Le PAM ce 781
Somme de ce chapitre. ... 181894 0° 10°
BIBLIOTHÈQUE
13 janvier-22 décembre : au s° Tnévenor, commis à la garde de la Bibliothèque, pour son remboursement des menues dépenses faites pour lad. Bibliothèque jusqu’au 5 décembre (18 p.)............. 7079 8° 9°
2h mars : au s° Dazencé, pour portz de balots de livres qu’il a envoyez d’Alemagne et autres frais faits jus- Ga 16°
31 mars : à Jaques Pinann, maçon, pour réparations faites à lad, Bibliothèque... . .........,. 178#14 232tH 6° 94
68it 19° 3°
À Perrin, peintre, pour ouvrages de grosse peinture.
qu'au 19:marsaé nine AR TONER TC de
À Devize, menuisier, pour idem. .....
À Bourer, serrurier, pour idem. .......
À Jaouer, vitrier, pour réparations de vitres. 4ok o° 1° 734 5° Au s° Créwenr, employé à lad. Bibliothèque, pour ses 15001 19 may : au 8° CLerx, pour remboursement des frais 264 3° 64 39 décembre : au P. dom Jean Mamicon, pour avec
À Antec, paveur, pour réparations de pavé...
appointemens de 1685........ RD A ne PA d’une balle de livres venue d'Hambourg., ..
8000 qu'il a reçceus faire le parfait payement de 14099 13° 4%, à quoy montentles livres qu’il a acheptez en Italie pour lad. Bibliothèque, y compris 661 2tt 16° 4° tant pour les frais de voyage dud. P. Masrccon, de dom Micuez German, son compagnon et du s° Axisson le jeune, libraire à Lyon, que ceux du port desd. livres en lad. Bibliothèque. ..,............ 6oggt 13° 4°
ANNÉE 1686. — ACADÉMIES DES SCIENCES ET FRANÇAISE
Aud. s° Anisson, par gratification, en considération dudi voyagiste ik nes di 600!
23 febvrier 1687 : au s° Magre Cramoisy, pour les dépenses faites en 1686 à l’impression du Themistius, de Charles VIIT de Godefroy, et autres volumes, et de trente une feuilles de la suite des Voyages et Observations astronomiques de l'Académie des sciences, dont S. M. prend toute l'impression, ensemble des livres et cours entiers reliez qu’il a fournis depuis le traité qu'il a fait avec S. M., le 23 décembre 1684, enregistré à la recepte du répistre: de:10854 ent parer .... 926ott
Somme de ce chapitre... .. 25431 6° 1°
ACADÉMIES DES SCIENCES ET FRANCÇOISE
3 febvrier : au s° BourDeLiN, pour remboursement de pareille somme payée pour dépenses faites au laboratoire pour l’Académie des sciences, pendant l’année 1685... ARRET PRES PURES MR A PE di ae 709 16°
10 mars : au s° Lomm, mathématicien, par gralification, outre 1Ao0f reçeus pour neuf mois qu’il a employez à son voyage de la Méridienne jusqu’à Perpi-
2h mars : à Crauns DeLrouze, tourneur, pour un suport de lunette à trois bras d’eschelle, portant 70 pieds de long, fait et fourni à l'Observatoire... ...... 110f - 2h mars-A aoust : au s° Courzer, concierge de l’Observatoire, remboursement des menues dépenses pour les exercices de l’Académie des sciences pendant les neuf derniers mois de 1685 et les six premiers de 1686 (Des ea ie RTE LE Siret date"
31 mars : au s' pu Hamwez, pour menues dépenses par luy faites pour la continuation de l'Histoire des animaux en 1688 64 10808 MR AIRE AMEN Mr .. 3hot
Au s° Pgrir, pour 1500 jettons d'argent pour l’Académie françoise pendant le quartier courant, pesant Hz marcs 4 onces 4 gros, à 34 le marc, et deux médailles d’or et une d’argent de 674 pour les étudians de l’Académie de peinture et sculpture. . ...... 1684 7°
19 may : à luy, pour 1500 jettons d'argent pour le quartier d'avril, et pareil nombre de médailles pour lesd. étndiansi su here RER TRRE 16got 10°
7 juillet : à luy, pour 1560 jettons d’argent pour le quartier de juillet. ....... a RE ET EAES 1634 18°
17 novembre : à luy, pour 1560 jettons d’argent pour le guarkier, d'oclobre, Ash ... 16298 8° 9°
7 juillet : au s° Boxer, trésorier de l’Académie françoise, pour les provisions de bois, bougies et transcriptions des cahiers pendant les six premiers mois 1686..... 15ot
16 octobre : au s° Ounor, pour son remboursement des frais de la messe de musique de Messieurs de l’Académie françoise, le jour de saint Louis, y compris 1 44H
pal orifiadtian, ie dau. LR ste 300h
20 octobre : à Lecoure, pour bois, bougie et trans-
cription des cahiers de l’Académie. ........... 15oft Somme de ce chapitre .. ... 9140 18° 3*
JARDIN ROYAL
3 febvrier : au s° Duverway, pour dépenses faites pour les exercices d'anatomie et de chirurgie du Jardin Royal des plantes, depuis le 16 novembre 1684 jusqu'au 15 janver, dérmiens, vos et Pise RE Mer ARE 5o4t
À GérarD, coutelier, pour instrumens qu’il a fourni. . DNS AN, En nee nRe Ne trier res ei 57h
17 febvrier : au s° Dacquin, premier médecin du Roy. surintendant des démonstrations intérieures des plantes et opérations médecinales aud. Jardin Royal, pour ses gages en lad. qualité pour l’année dernière 1685. 3000!
Au s° Dacouix le jeune, docteur en médecine de la faculté de Paris, pour ses gages de démonstrateur aud. PE ce se dd de 1500f
Au s° Façon, autre médecin, pour ses gages en la mesme qualité de démonstrateur............ 1500
À luy, pour ses gages en qualité de sous-démonstra- LED GE A UD CO AE AE REP ORR RENE 1200f
Au s' Duvernay, démonstrateur, pour ses gages en lad.
PLEGL, LAMPE POP RE RES PS RS EUR RENE 149000 À Pierre Beaupré, garçon dud. laboratoire, pour ses DOROR La ee es dede AU AN AT en 200 À Paus Guarriques, autre garçon, idem... ... 2001
17 febvrier-8 décembre : à Brémanr, jardinier, pour ses gages du dernier quartier de 1685 et des deux premuerside 1066.(3 pi), 24 rt dune 1875
17 febvrier-8 décembre : à Puizserr CaïzLou, portier dud. jardin, pour ses gages idem (3 p.).. 337" 10°
31 mars : à Nommer, marchand, pour un contre-cœur et autres fournitures par luy faites au Jardin Royal. ... RAR REA SAR EERDA ARE AS UE FR ETRRUER 1058 9° 5°
21 avril : à Duvaz, menuisier, pour vingt-quatre bancs et autres ouvrages faits aud. jardin. .... su A4 10
26 may-16 octobre : à luy, pour les caisses et autres ouvrages idem (2 p.)....... Re se TA" 0
19 may : à Marcnann, pour menues dépenses faites pour la culture des plantes dans led. jardin... 15 10°
2 juin : à Cozsox, pour avoir nettoyé et rétabli tous les squelets du Jardin Royal........... Has 30e
16 juin : au s° Fossrer, remboursement de pareille
IMPRIMERIE NATIONALE
somme par luy payée à Jean Morin, pour la. voiture par eau de Rouen à Paris de dix-sept caisses de plantes que le s' Conrerrau à fait venir d'Angleterre. pour led. jardise ites AA ei QUE à PR NS FAR sh A Ste 3008
18 aoust : au s° Corrersau, pour, avec les 300 payées à Jeax Monw, voiturier, faire le parfait payement de 19684, à quoy montent Îles oignons de fleurs, acacies et
16 juillet : au s° Boznuc, apotiquaire, pour répara-
plantes rares fournies aud. jardin et ailleurs... .
tions des fourneaux du laboratoire dud. jardin... 220
16 juillet-16 octobre : à CLaune Pourain, pour ou- 1054 15° 6°
8 septembre : au s°-p£ Tournerorr, parfait payement
vrages de serrurerie aud. jardin (2 p.)...
de 123711, à quoy monte la dépense qu'il a faite à la recherche et l'envoi des plantes rares dans les Pyrénées et les Alpes, la Provence, le Dauphiné et le Languedoc, pour led. jardin, plus 600 par gratifcation.... 839#
À luy, à compile du voyage qu’il va faire en Hollande, Angleterre, Escosse et Irlande, pour chercher des plantes.
10 novembre : au nommé CuarILLon, graveur et dessinateur de l’Académie des sciences, par gralification, en considération du travail qu’il a fait pour les desseins des plantes et dissections des animaux, et ce pour l’année JDODiir cadeau pee, UE done . hoot
15 décembre : à Broquer, jardinier, pour vingt-sept journées d'hommes qui ont creusé les rigolles de la nouvelle conduite de plomb dans la nouvelle échole dud.
FE CAS RS NAS PEAR les es RE ee a7t
Somme de ce chapitre..... 173064 3° 5°
DÉPENSES DE TOULON ET MARSEILLE
20 janvier : au s° pe LugenrT, trésorier général de la marine, pour pareille somme par luy payée au s° Reuy, pour son fret d’avoir apporté dix caisses de Marseille au Havre pour le service de S. M.............. Goï 6°
À luy, pour l'entretien du jardin de S. M. à Toulon pendant les six derniers mois 1685..... 1080 17° 1°
18 seplembre : à luy, sçavoir : 5834 5° pour l’entrelien du jardin de S. M. à Toulon pendant les six premiers mois 1686, et 54 8° pour 32100 cayeux de hiacinthes pour planter à la pépinière de Toulon. 6374 13°
10 mars : à luy, pour les marchandises tirées des magasins de marine au Havre de Grace pour le canal... ..
AS « Hit Ci se se ue EL (DTRONTS LD
3 mars : au s' LanFAnNr, commissaire des guerres, pour
100 pièces bouros de Damas! qu’il a fait faire pour le service de S. M., y compris la voiture depuis Marseille 1hoott 17 mars : au s° Henry, trésorier des galères, pour pa-
AE ROLE PA PEL DN CON ES RE MR RO A ET AO CE LE NEC ÿ
reille somme payée à trente mariniers de rame:et à cinq matelots de rambade qui. ont esté envoyez de, Marseille pour le canal de Versailles... .. 4... 16291
Somme de ce chapitre... 139374 3° 11°
GRATIFICATIONS AUX GENS DE LETTRES
27 octobre : au s° Racine, par gratification, pour l’année dernière 1685, en considération des ouvrages qu’il Au s° DE LA CHAPELLE, 2dem, en considération de son
compose et donne au public...............
application aux belles-lettres............ se ADoo! Au s° Rainssanr, idem. ....... SR 3: 12H00!
Au s° GHARPENTIER, dem. ......... seed LDOOË Ans DESPRÉADX, dem. ... 20008 Au s° abbé TazLemanT, idem.............. 1500 Au stabbé/GazLoyss dem in al on 1500 Au s° Féuigrex, en considération du travail qu'il fait pour l’histoire des Maisons Royalles.. ........ 1200 Au s' pe LA Hire, en considération de la connoïssance parfaite qu’il a des mathématiques... .. ... ... 1500 3 novembre : au s° Borezxur, en considération de son application à la phisique........... RARE 2000!
Au s° Duvernay, anatomisle, sçavoir : 1500 par gratification, en considération du travail qu'il a fait à PAcadémie des sciences, et Goott pour l'entretien d’un gar- COM habille ae 50 UD LR AA is. DUO
Au s° Quinauzr, en considération de son application aux.belles-lettres.. 4.444 de AU à 15oott
Au s° Cassini, mathématicien, pour ses appointemens pendant lad. année ........... PE DS Le de 9000!
Au s° Dippy, interprète en langue arabe, pour ses pages #48. ein, ab ne bAs Le ANR . 12008
Au s° Decacroix, père, interprète en langue turque, Anis dia langer oise .. 19008
Au s° Doparr, en considération de la connaissance qu’il a des mathémaliques, pour idem. ....... 1500 10 novembre : au s° Bourpezin, en considération de Au s° Marcuanr, en considération de l'histoire natu-
relle des plantes, .....,.,.... Hs re ie ne a NON
1! Le Dictionnaire de Trévoux cite une étoffe moirée qui s'appelait bourre de Marseïlle. La bourre de Damas était probablement un tissu de même nature.
ANNÉE 1686. — GRAVURES DE PLANCHES
Au s° Peraurr; médecin, en considération de la con-
noissance qu’il a des mathématiques . ........ 2000 Au s° Daresme, ingénieur, en considération de plusieurs machines qu’il a inventées............. 6oott
Au s° SepiLEAU, élève mathématicien, en considération de son application aux mathématiques... ... 5oof Au s° Porenor, autre, en considération dem... hoott Au s° Dunauez, secrétaire de l’'Acadéinie des sciences, pour ses soins pendant l’année 1685......... 1500 Au s° Goupzer, concierge de l'Observatoire et commis à la garde et entretien des instrumens et machines de lad. Académie, pour ses gages en lad. qualité pendant
Pantbée 2685.11 dé Lee a 4 Loan Boot Au s° Rouze, en considération de la connoïissance qu'il a de la géométrie et des nombres ........... . Looït da 8° BerÉBuRe, idem: 4. our ave 300
Au s° ne Cusser, en considération de la connoïssance qu'il a de l'astronomie, géométrie et des mécaniques. . Re se ie Ha EC ii
24 novembre : au s°-Mery, en considération de son application à la phisique, l’histoire des animaux et les dissections, et ee pour l’année 1685........ .. Goo
8 décembre : au s° Huer, sous précepteur de Monseigneur le Dauphin, en considération de la connoissance qu’il a de toutes sortes de sciences !....... SRASES ER
Somme de ce chapitre........ . 9500
ACADÉMIE DE PEINTURE ET SCULPTURE
ET ARCHITECTURE DE PARIS
13 janvier- 6 octobre : aux s°° Grrrarp, Bruanp, Dorsay, Buucer et Férisien, architectes, pour leurs assistances aux conférences d'architecture pendant le dernier quartier 1685 et les quartiers de janvier et juillet 1686 (apehuc sse se date ot déteste, 297040!
16 juillet : aux s° Mansar, Grrarp et autres architecles, pour le quartier d’avril............... 7ohh
3 febvrier-28 juillet : au s° Beausrun, trésorier de lad. Académie, pour l’entretenement d’icelle pendant
! Ce dernier article, de 1500, a été biffé et annulé.
les quartiers d'octobre 1685 , janvier et avril 1686 (3 p.). si et ELU SM Fe De. io. ABoof
6 octobre : au nommé Dessanpins, pour la provision de gros bois, cotterests, fagots, bougies et autres menus besoins pour les conférences . ............ 100k
Somme de ce chapitre... .... 7579 10°
GRAVEURES DE PLANCHES.
27 janvier-Q juin : à Louis Caron, pour somme par luy payée pour faire graver sur cuivre, tant les tables des réservoirs de Versailles, que les desseins réformez des Bastimens à faire à la place de l’hostel de Vendosme, le portail des Capucines et autres (3 p.).... 3784 14°
10 febvrier : au nommé Mevpuseu, graveur en acier, pour trois carrez et trois cires livrez pour le service de
BAM ie Ru nu PA Re PAL AE 51oû
7 juillet : à luy, pour une machine nouvelle qu’il a inventée et fait apporter en France, poser et travailler pour frapper lesd. médailles. .............. 3300
11 aousl : à luy, pour un grand carré en acier de Tabago et trois cires pour les médailles du Roy.... 3934
20 octobre : à luy, pour un grand carré en acier et nee RAD IPN AQU 34ot
19 décembre : à luy, pour un carré et un modelle de cire représentant le Foudre et le Caducée....... 170
10 mars-18 aoust : à MauGer, graveur, parfait payement de 1370, à quoy montent deux cires, deux poinçons et deux carrez pour la médaille de la Prise de Gand (3 p.). PRE AIS LAN NQ EE PAÈA A ANT de el RON
17 novembre : à luy, sur le poinçon et carré de revers pour Strasbourg ct Gazal.......... bn OU
10 mars : à Lecerc, graveur, à compte de 1100f pour cent médailles qu’il a gravées et livrées au Cabi- HE Me Re AE ee RS ne 200
2 juin : à luy, pour cinq desseins de médailles et trois traits de médailles gravez sur acier. ......... « 1394
16 juin : à luy, pour deux planches qu'il a gravées, l'une représentant la Bataille de Seneff et l'autre la Prise d'Agousta...... DANSE ete Me ANNE sou 600ft
18 aoust : à luy, pour douze desseins de médailles et pour avoir: gravé le trait de trois autres médailles pour servir à l’histoire des médailles de S. M....... 297
10 mars : à CHASTILLON, autre, pour une planche de la Prise de Huy, servant à la suite de l’histoire des actions da Roy ai 55 see APP ET vie SA 300!
21 avril : à luy, pour une planche représentant la
Fille de Fribone 41044 same in ui d 'a00f 64,
11 aoust : à luy, pour onze feuilles de desseins dont quatre pour servir à l'Histoire des animaux et sept de pousses ou racines de plantes... ............. 154
15 décembre : à luy, pour six planches de plantes hvrées à la bibliothèque de S. M.............. 54oh
19 may: à CnéroN, graveur en acier, parfait payement de 2867 pour quatre poinçons, quatre carrez et huit cires qu’il a gravez pour la suite des médailles de l'histoire den M none dr AOC
1° décembre : à luy, pour quatre modèles de cire pour servir aux médailles .................. 2561
19 may : à Fazxs, autre graveur, pour trois poinçons et trois carrez en acier .............. 342 Apt
A Le Brero, autre, pour une cire et un carré d’acier.
RL AE DR PART VA se PER EAN Re AB
2 juin : à Decamaye, autre, pour trois carrez de médailles : la Piramide abatue, les Satellites de Saturne et SANElOUER. dE LS OLA RE NS 65ot
18 septembre : à luy, pour deux carrez et deux ci- 1e ae Nes PUR dede TA
2 juin-18 septembre : à Roussez, autre, parfait payement de 594% pour une cire, un poinçon et un carré de la médaille de l'Hérésie éteinte (2 p.)........ 5g4f
17 novembre : à luy, sur le revers qu’il fait pour la Prise de la citadelle de Bezançon. ............. 150h
2 juin-17 novembre : à BernarD, autre, pour une cire de la médaille de l’Exercice des troupes, un poinçon et un carré d'acier dud. revers (2 p.).............. 86of
23 juin : à Rogrriers, graveur, pour trois poinçons et en Cabernet 60
20 octobre : à luy, pour deux poinçons et deux carrez.
RL RO MN RE OM UE AIS Eh nt SOU
23 juin: à Morarp, graveur, parfait payement de 1040 pour six poinçons et sept carrez. ....... hot
20 octobre : à luy, pour deux poinçons et deux carrez.
NRA Te D A ROM INT TE Ne Me BON
23 juin : à Aupraw, graveur, à compte de l’entreprise qu’il a fait de graver les peintures de la gallerie du petit appartement de S. M. du s' Micxarp......... 1000f
30 juin : à Berain, autre, à compte des desseins qu'il prove none Be Must ANNE nee un ln 1000
7 juillet : à Durour, autre, pour cinq carrez et un poto LA. M RUE SMILE, SRG 800
1 6 juillet : à Craune-Aucusre Bercy, graveur en cuivre, pour une planche de cuivre où il a gravé l'inscription posée sous la première pierre de l’église des Capucines.
11 aoust : à Caunes Mouesor, autre, pour une planche
bis SAUCES & D si kr RUE DEC 1
représentant le plan général de l’hostel de Vendosme el: dés Capucines,.n 2 HN PROS ENCN dati æbat
Somme de ce chapitre...... 238354 14°
LOYERS DE MAISONS
10 febvrier : à M. le Coadjuteur de Rouen, pour le loyer pendant 1685 de deux maisons à luy appartenantes, rue Vivien, occupées par la bibliothèque de S. M. 5000!
À Carmerine Ricour, pour six mois de loyer d’une chambre occupée par deux gondoliers vénitiens, échus au dernier décembre dernier................. 51#
2h mars : à la dame Cornuez, pour une année, échue le 31 décembre 1685, de loyer de neuf maisons à elle appartenantes , sçizes à la Halle Barbier, occupées par les Mousquetaires de S. M., à raison de 1804 par an pour CHAR RU co MEN Re QAR NS 4090"
7 avril : au s' Descouvr, pour les six derniers mois 1685 du loyer de sa maison sçize au vieux Versailles, occupée par plusieurs inspecteurs, à 1800! par an. goof
À la veuve de Beczter, de Saint-Germain-en-Laye, pour le prix du loyer de la maison qu'il a occupée en LODEL POLAR EN SAR OBS OO
15 avril-23 juin : au s° pe Pourrincourr, pour une année de loyer de sa maison, escurie et manège occupez par les officiers et pages de la grande escurie à Paris po en ares. Oaoof
Q juin : aux enfans dus’ Perir, pour une année finie le 31 décembre 1685 du loyer d’une maison sçize à Versailles, occupée par le s' Lergvre, controlleur ’. 1200
Somme de ce chapitre. ........ 15171
REDEVANCES
20 janvier : aux Principal, Procureur et boursiers du Collège Royal de Cambrai, pour le dédommagement de leurs bastimens qui ont esté abbatus pour la construction du Collège Royal, et ce pour l’année dernière 1685. AR SE LE CLS ARR RE DRE RAR 11808
17 mars : à Fceunanr, Pierre pe Lavaz et Simon Moisow, fermiers de la pesche de l'estang de la Tour, pour le remboursement de la non-jouissance et rempoissonnement dud. estang, pour trois ans écheus Le 8 mars Courants MARNE AE D A RNA re . hooï
7 juillet : aux curé et marguilliers d’Andrezy, pour le remboursement d’une place occupée par la maison du
1 Une somme de 317 10° pour le logement du s° De Franc- LIEU, à Buc, pour une année et dix mois, a été biffée.
ir NES RE € RDS STONE z
ANNÉE 1686.— LABOURS ET PLANTS D’ARBRES
suisse qui garde la porte dud. Andrezy et d’un chesneau de plomb qui est posé au-dessus de la loge du suisse pour détourner l’eau de la sacristie de léglize dud. Andrezy, qui y tomboit......:.........,.... 1198 6°
Somme de ce chapitre. . ...... 1692 6°
ÉGLISE DES INVALIDES
MAÇONNERIE
21 avril-22 décembre : à Simon Prpauzr et Micner Harpouin, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'ils font pour le bastiment de lad. églize (HD) To NE se 1705001
CHARPENTERIE
20 octobre-15 décembre : au nommé CnanTtEAU, à compte des ouvrages de charpenterie qu'il fait pour le bastiment des Invalides (2 p.).............. 5000
SERRURERIE
1° septembre : à Rocer, serrurier, pour 1060 livres de fer qu’il a livré pour le bastiment de la grande églize des Invalides en 1685 et1686........... 145 15° 6 octobre : à luy, sur les grands vitraux qu’il fait pour l'accroissement du chœur de lad. églize........ 80ot
Somme de ce chapitre... ..... 945 15°
LABOURS ET PLANTS D'ARBRES À VERSAILLES
12 may-10 novembre : à Pierre Cornor et consors, terrassiers, à compte des labours et trous qu’ils ont fait aux arbres des avenues de Versailles, hors l’ancien parc, et aux autres remises à gibier de la plaine de Trapes
(4 p.) LMD SN a ets out RIRES (Os et à Le A ANR 1700
27 oclobre-8 décembre : à Cnares Moncor et consors, parfait payement de 549 16° 6°, à quoy montent 974 thoises de fossez faits pour la conservation des arbres de l’avenue Saint-Antoine au Chenay, et pour avoir relevé 2226 thoises de fossez le long de lad. avenue jusqu'à Marly Ca De RS a 549t 16° 6°
6 janvier-17 febvrier : à Anroive Tricapeau, parfait payement de 4883 9°, à quoy montent 77 arpens ho perches 3/4 de perche de bois qu’il a fait arracher et esserter dans les bosquets.et lizières de bois dans l’ancien parc de Versailles du costé de Trianon et Gallye (4 p.).
ne da RU A RARE dei 3883 9°
17 mars : à luy, à compte des buttes de six pieds en quarré sur un pied de hault pour contenir les arbres
!_ droits dans les avenues des allées des parcs du chasteau
de Vérsallesté sn rss Amara 1000 31 mars-10 novembre : à luy, sur les labours des petits plants dans les remises à gibier du grand parc de Véragites Cp.) RER TANT .. b620t 12 may-10 novembre : à luy, sur le labour de 295 arpens 37 perches 1/2 de terre plantée en petit plan de
bois aux environs de Marly et Noisy (3 p.)..... 2/90 12 may-10 novembre : à luy, sur le labour du petit plan aux environs du Trou-d’Enfer (3 p.)..... 1500
12 may-10 novembre : à luy, sur les labours aux arbres en quinconges dans les nouvelles remises à gibier CH DD Dés ER ar 1160
6 janvier-17 mars : à Remy Janson, jardinier, parfait payement de 17311 18°, à quoy montent 5773 trous de six pieds en quarré sur 2 pieds de creux pour planter des arbres et arbustes sur le costeau au-dessus de la pièce des Suisses et dans l'allée sur la hauteur de Satori, en janvier, febvrier et mars (3 p.)... 17314 18°
31 mars : à luy, parfait payement de 6038 44° 7° pour les trois labours par luy faits aux arbres des allées, quinconges, charmilles en palissade, petits plants du parc: et autres ouvrages … : ::...... 404 5184 14° 7°
19 may-10 novembre : à luy, sur les trois labours et trous pour planter des arbres dans les avenues du chasfeau;de Vincennes (4 ps). 24 Ru nt h5ot
12 may-10 novembre : à luy, sur les labours et trous des allées et charmes en palissade et quinconges dans l’ancien parc en face du chasteau (4 p.)..... 2680
12 may-10 novembre : à luy, sur ses labours aux terres en petit plan dans l’ancien parc (3 p.)... 115of
13 may-10 novembre : à luy, sur ses labours dans la grande remise entre Rennemoulin et Villepreux. 1410f
8 décembre : à luy, sur les bonnes terres qu’il a fouillées et voiturées du Parc-aux-Cerfs dans le jardin de l'Orangens à Vershillessi. ein oh 300
6 janvier-17 mars : à Henry Tnierny et Jaques Le Genpre, terrassiers, parfait payement de 4686 7°, à quoy montent Îles trous et labours par eux faits aux arbres des avenues de Marly, Versailles, autour de l'estang d’Arcy, réservoir de Satory et autres endroits (RE RS RU 10 A ARPAS PR RL AE 14164 7°
12 may-22 décembre : à eux, pour les trois labours et trous faits pour les arbres des avenues et charmilles en palissades dans les plattes-bandes de Marly à Versailles (Obs Era ui Le eue ne 27501
17 mars-15 avril : à Jean et François Le Nagze, jardiniers, parfait payement des arbres qu'ils ont emoussez | dans le parc de Versailles (3 p.)....... 597" 17° 3°
28 juillet-so octobre : à Pierre Truvry, jardinier, parfait payement de 2300 oignons de siclamen Saint- Claude et 1700 lis qu'il a été chercher en Dauphiné, Auvergne et Savoye pour le jardin de Trianon (2 p.)..
DR EE a AN ns 20 of e ae OU DA BR P'AAUPL ES RUE D
18 septembre-24 novembre : à Simonxer, Riausourc et consors, pour le labour deffoncé de deux pieds de creux pour planter de Pormille en pépinière proche la porte du parc de Versailles pour aller à l'estang du bois d'A (bp) En it ER SAR AA RES LE
31 mars-19 may : à René Beswanp et consors, terrassiers, pour 1793 thoises de fossez qu’ils ont fait et rellevé pour clorre les avenues d'arbres entre Roquancourtet Marly: (3 pic ns sine, FAN MELON 9"
12 may-10 novembre : à Nicoras Besnarn, terrassier, pour les trois labours qu'il fait aux terres où sont plantez des arbres dans les avenues des Tuileries et parc déBoulopnef pi) Ut AUUR ARE RER PO
12 may-10 novembre : à Jean Frans, terrassier, pour les trois labours et trous des arbres des avenues du chasteau de Saint-Germain-en-Laye dans la plaine du VERRONT RCA EN AIRE OR NGOON
20 octobre : au s° pe LeLès, à compte de 4000 ormes et 1000 boïs blanc de Flandre qu'il doit achepter pour le service de S. M. .... Hit MSA SE US GUOt
30 juin-1* septembre : à Henry Jurienne, parfait payement de 20050 oïgnons de jonquilles doubles et 100 livres 1/2 pesant d’ennemones doubles acheptez en divers endroits pour Trianon (2 p.)..... 1610 10° 6°
20 octobre -8 décembre : à luy, parfait payement de 8400 ormes, à différens prix, 255 chicomores, à 9° pièce, et 85 milliers d’ormille de deux ans, à 5 1° le millier, qu’il a fourni et voituré de Rouen dans le parc de Versaîlles (ap)... LS DA ss aa Noa
20 octobre-24 novembre : à Louis Germain, parfait payement pour avoir fait arracher dans ‘la forest de Lyons pour planter à Versailles 1585 milliers de charmilles, 148 milliers de boursault, 70 milliers de bouleau et 9 milliers d’érables et de coudres (2 p.)... Agoë4tt 17°
10 novembre -8 décembre : à Jaques Rôserr et consors, à compte des arbres qu’ils ont armé d’épines dans les avenues des environs de Versailles pour les conserver des bestés fauves" (3p.):...:...:....,...:, 1a5ot
2h novembre-22 décembre : à Jean FraSiow, jardinier, à compte de 800 trous de 3 pieds de large sur 2 pieds de creux qu'il fait dans les bosquets du petit parc pour planter des chicomores (2 p.)........ 2oot
Somme de ce chapitre... . 46245 3° 10
MENUISERIE
19 avril-9 juin : à Nicoras Lerssvre et Prerke De- VILLE, menuisiers, parfait payement de soixante-huit caisses d'assemblage de différentes grandeurs qu’ils ont faites pour l’Orangerie du chasteau de Versailles (5 p.). PART D de FO RD EC RAI eee à RO AQ
30 juin : à eux, pour le remboursement de la voiture desde caresse el ur, at
18 septembre-22 décembre : à eux, sur 81 caisses d'assemblage amiens di Re ent aa août
28 avril : à Jaques Ponrrair, menuisier, pour avoir rétabli 64 caisses d'assemblage de deux pieds et demi en quarré qui ont esté faites en 1678 pour servir à l'orpoue de Depart ee 16, dot
2 juin : à luy, pour 30 caisses de mairin neuf qu’il a livré pour l’orangerie de Fontainebleau, y compris la VOA O Rs ee das eme be de Me ca uMi ON 10
9 1 juillet : à luy et Guiccaume Bargrer, pour Aoo caisses de mairin pour semer des graines de fleurs au jardin de Trianon... ....
ES de a OU OU
18 septembre : aud. Ponrrair et consors, pour avoir fait et livré 66 caisses de bois d’entrevoulx ! et de mairin de diverses grandeurs, et quelques réparations aux contrevents de la serre pour les orangers du jardin des Pen OR ENS 4 0"
12 may-23 juin : à Louis Desronps et Jean Denis, tonneliers, parfait payement de 600 seaux de mairin par eux fournis pour planter des arbrisseaux dans le jardin de Frames pe np 5 2e ete 4ée Bates solo
29 septembre-22 décembre : à Vazenrin Lorrin, à
compte de 150 seaux de mairin ferez et goudronnez idem CAD AR En NS RARE Sn ES ADS Ut
Somme de ce chapitre......... 10627
SERRURERIE
28 avril-7 juillet : à Jean Duran, serrurier, parfait payement de la ferrure de 293 caisses d'assemblage pour 2 807680 6° 12 may-7 juillet : à luy, parfait payement de la fer-
l'orangerie du chasteau (4 p.)......
rure de 600 seaux de mairin pour planter des arbrisseaux dans le jardin de Trianon (4 p.)....... 1800
21 juillet : à la veuve Moiere, serrurier, pour 64 caisses que son mari a ferrées pour servir à la pépi- DABFS OL ROURE Ne de Len io à à SU de cime eds e DDON
Somme de ce chapitre. ..... 6326 9° 6°
! L'entrevoux, d'après le Dictionnaire de Trévoux, est T'intervalle qui sépare deux solives dans un plancher. «Les ais
d’entrevoux ont dix pouces de large et un d'épaisseur.»
ANNÉE 1686.— RÔLES D'OUVRIERS À JOURNÉES
FUMIERS
22 décembre : à Lio Guerrier et Jaques Le GENDRE, à compte du fumier consommé qu'ils fournissent pour le jardin de Same. oi) us Li 390 À Jaques Le Gexpre, à compte du fumier consommé qu'il a voituré dans le jardin de l’orangerie de Ver-
Salle 0 MOD DA Re 2 «. 15oî
Somme de ce chapitre........... 5oot
POTS DE TERRE POUR TRIANON
2 juin-7 juillet : à Anroie Brosse, potier de terre, parfait payement de 9123 pots de terre de différentes grandeurs pour planter des oignons et plantes de fleurs au jardin du chasteau de Trianon, y compris vingt voitures de charrettes qui les ont voiturez de Paris à Tria- DORA D 0 A NA a ee .1065H 15°
18 septembre : à Taomas CLarrer et consors, autres, pour 2680 pois de terre de différentes grandeurs... . ..
PARA À AE OR PRES DA RS RAA Vs (ELLE d'a Re 29 septembre : à eux, pour 6ogo pots de terre idem. 9 Sep P 90 p
Fu A es PR AO PR RS AU PA Ar TR LL
20 octobre : à eux, pour 17100 pots de terre idem... j'a RS RES NA à nd NB RE dat Mao 27 octobre : à eux, pour 16192 pots de terre idem. . LS RS Rene Qt Li Li 20184 5° 0° 10 novembre : à Jaques Mancez et autres, pour 20967 Doi de nee un LA L'ie 22774 7° 9° 24 novembre : au s° Van per Huzsr, à compte de hoooo pots de terre qu'il fait faire à Rouen... 3000 A Jeax Morgau et consors, poliers de terre, pour 12200 pots de terre qu’ils ont fourni... .. 1994 19°
Somme de ce chapitre... 13003# 10° 8°
ROLLES DE DIVERS OUVRIERS À JOURNÉES
6 janvier-28 avril : à ceux qui ont travaillé sous la conduite du jardinier flamand à regarnir de plant les pépinières dans le grand parc de Versailles (5 p.).... A RON me ne ER nt el 11234 0° 4°
23 juin-921 juillet : à ceux qui ont saclé et binotté le petit plan de chesne nouveau dans le grand parc CSD UN OS RS 669 7° 8°
6-20 janvier : à ceux qui ont travaillé sous Trica- DEAU à planter des petits plants pour regarnir les bois plantez en 1682 par Cromsr (ape 4398 4° 6%
6 janvier-8 décembre : à ceux qui ont arraché de
gros ormes dans l'allée derrière Salory. et les anciens bosquets du parc de Versailles (3 p.)..... 908 2° 8° 6-20 janvier : à ceux qui ont labouré pour planter une pépinière d’ormes dans l'augmentation de l’ancien parc proche la porte du bois d’Arey (2 p.).. 659 11° 28 avril : à ceux qui ont planté de grands ormes dans l'avenue en face, du, chasteau.. .........,.. 2534 6° 6-20 janvier : à ceux qui ont voituré et planté des arbres dans les parcs et avenues de Versailles (2 p.). ST RO GR Ra te EN aol 5° 20 janvier : à ceux qui ont travaillé sous Jaxsox aux ouyrages extraordinaires. .............. 54h 13° 81 17 mars : à ceux qui ont travaillé sous Reuv Jeanson à porter des bonnes terres dans les rigolles, à dresser des terres nouvellement portées, faire des fossez pour escouler les eaux aux deux costés et au bout de la pièce des Suisses QU: Co ter do SO AU a UN 71 16° 3 febvrier : à ceux qui ont voituré des arbres à la grande pièce d'eau et ailleurs. ........... 170 13° 3-17 febvrier : à ceux qui ont émondé les arbres des allées des parcs de Versailles et ailleurs (2 p.)...
AS MU 0 lie QU SN Se Led Les Sn, Ga3h 5° 3 febvrier : à ceux qui ont eslagué ceux des avenues du costé de Villepreux. .............. .. 256# 19°
17 febvrier : à ceux qui ont émondé ceux des avenues du costé de Paris, de Clagni, Glatigni et le grand parc, sous la conduite de Maneu............ 3101 14° 84
À ceux qui ont taillé et voituré les arbres qui ont esté arrachez derrière la Ménagerie pour planter dans les remises à gibier de la plaine de Saclaï.. ..... 164H 8°
3 mars : à ceux qui ont travaillé à planter la pépinière de Chèvreloup et à émonder les arbres des avenues US VIDES se Ale done ia ne 288 8°
15 avril-24 novembre : à ceux qui ont travaillé à la pépinière de Chèvreloup et de Roquancourt (6 p.).... et AU AE RU AE DURE I A eee No date 1677
28 juin-22 décembre : à ceux qui ont travaillé à labourer les ormes plantez en pépinière proche Roquancourt RE aies Op Ni Mn. ae 18708 5° 6°
3-17 mars : à ceux qui ont travaillé à dresser des arbres, charger et décharger des ormes et de la charmille pour voiturer et planter dans les allées du pare CR tn dde 309
17 mars : à ceux qui ont travaillé avec les jardiniers flamands à émonder les arbres des avenues de Vincennes, Tuileries et Saint-Germain-en-Laye pendant deux semaines.. 0 SR RS AMAR PART GE DU CHR Lh6 8°
31 mars-22 décembre : à ceux qui ont planté du
gland en pépinière, saclé et binotté led. plant dans le parc de Boulogne (9 p.)...:.:.......:, 1814 15° 31 mars-19 avril : à ceux qui ont criblé, voituré et semé du gland en pépinière près lestang du bois ARENA DAME LL DELSA EN 1h01 17° 4° 31 mars : à ceux qui ont émondé les arbres des avenues de Saint-Germain-en-Laye et de Noisy. ........ RATE Dents AU M oh 8° À ceux qui ont émondé ceux des avenues de la garenne de Vézinet à Saint-Germain. ...... 169 9° 8° 28 avril : à ceux qui ont labouré les pépinières dans l'ancien papes ia : 4 because 1211 16° 38 avril-21 juillet : à ceux qui ont labouré les arbres de la pépinière de Saint-Germain (2 p.)..... 854 19° 19 may : à ceux de la remise du merizier et des pe- 3984 5°
à juin : à ceux qui ont voituré et chargé quarante
tits’ plants Je l’avenue de Bailly à Gallye... ..
gros orangers de Meudon à Versailles. . ... 3364 6° 6° Q juin : à ceux qui ont esbourgeonné et redressé Îes arbres des parcs et avenues des Maisons Royalles. 246 7 juillet : à ceux qui ont voituré de l’eau et du fumier pour arroser les arbres de l’avenue en face du chasteau et dans le pare sut Siren ati à à 1891 16° 21 juillet : aux charpentiers, menuisiers el voituriers à journées pour avoir fait des grandes caisses de mairin pour encaisser des orangers venant d'Italie et les voiturer à la pépinière du Roulle. .... RE 162f 3° 8° 18 aoust : à ceux qui ont labouré dans les pépinières de Versailles etid'Aulneau.....:4.2..4:0.t 2931 1° 1-18 septembre : à ceux qui ont marqué les jeunes ormes qui sont bons à lever dans les pépinières (2 p.).. A EME LU CT REC SP On NU UE RU D hhaW 10° 29 septembre : à ceux qui on arraché du buys dans le jardin de Noisy pour planter à Trianon et dans le parterre Gi MIO rue ba Re Les raie 118 1° 20-27 octobre : à ceux qui ont chargé et voituré des 330t 10°
20 octobre : aux chartiers à journées qui ont voituré
fumiers pour le jardin de Saint-Cyr (2 p.)...
62 orangers pris à l’orangerie du sieur Ccerx, à Venvres, et mis dans celle de Versailles... ............ DEV À ceux qui ont réparé deux ceintres et deux impostes à ladite orangerie du sieur CLERx. .. ........ 188 8° 27 octobre : à ceux qui ont coupé le faux bois derrière les palissades de charmes autour du canal de Versailles et autres endroits. . ... ARS ARTE 356% 11° 27 octobre-1 0 novembre : à ceux qui ont fait une fosse et ensablé le gland envoyé de Compiègne pour semer en pépinière à Versailles (2 p.)............ 5oott 6° 8° 2h novembre : à ceux qui ont levé des marcoltes de
bois blanc pour garnir les pépinières et enterré les arbres venus d'Artois et de Normandie........ 581 13° 4% À ceux qui ont travaillé à tirer, charger et voiturer quatre batteaux de terre franche prise à Choisy pour le jardin de la pépinière du Ronle............. 385# 8 décembre : à ceux qui ont chargé les arbres sur des voitures ;pouripiautere NE PA Let 2074 11° 8° À ceux qui ont travaillé à arracher treize cents ormes dans la pépinière d’Aulneau et à en voiturer dudit lieu cinq cents à Versailles... mien, 185 54° 8-22 décembre : à ceux qui ont voituré les arbres arrivés d'Artois et de Normandie pour planter aux avehues.de Versaities (a phares is 669 8 décembre : à ceux qui ont taillé les racines des gros ormes plantez dans l’avenue du chasteau. 69 17°
Somme de ce chapitre. ... 203688 7° 6°
DIVERSES DÉPENSES DU ROULLE
20 janvier : à Nicoras Macuerge, vannier, pour, avec Golt qui luy seront déduits pour l’ozier qu’il a fait couper sur lisle des Cygnes, faire le parfait payement de 3954 10°, à quoy monte 1800 mannes de gros ozier de différentes grandeurs pour lever des ifs et autres arbres dans la pépinière du Roule pour planter dans les parcs et avenues des Maisons Royales. .......... 3354 10°
17 mars : à luy, pour 1500 mannes, 6 hottes, 2 paniers et 144 bannettes fournis au jardin du Roule, . RS CUS ne Re A UE LS ON 1 8°
15 avril: à luy, pour 604 mannes et 1500 manequins fournis pour mettre des arbrisseaux de ladite pépinière et 12 grands cribles pour cribler du gland, tant à Versailles qu'à Boulogne, pour semer en pépinière. - LR ARR A AR LAN EE SERA EE 134# 10°
21 juillet : à luy, pour 600 mannes et 144 petites corbeilles d’ozier pour porter des fleurs et des fruits de la pépinière à 8. M: 2 ER Suns. 2064 8°
27 octobre : à luy, pour 525 mannes d’ozier qu'il a fourni pour lever les arbrisseaux du jardin de la pépi- MÈPES PES CANAPÉ ARR ALE AA Nr RER 1154
20 janvier : à Pierre Bonnecenr, pour le prix et voiture de 3015 chicomores, 1788 ormes, 600 vignes vierges et 22500 de petits plants d’aunette, que luy et ses
ANNÉE 1686. — OUVRIERS DE LA PÉPINIÈRE DU ROULE
consors ont fourni pour planter dans les parcs et avenues des Maisons Royales.....,..,.......,...,. 9454
10 mars-20 octobre : au s° Baccow, pour pareille somme payée pour la conservation et nouriture de 390 cignes sur la rivière de Seine depuis Villeneuve- Saint-Georges.jusqu’à Vernon, pendant le dernier quartier de 1685 et les trois premiers de 1686 (4 p.).... WE RER enr eI LT 2 ES oit ot 0
31 mars : à Louis Carpezerre el consors, pour 1900 manequins pour meltre des arbrisseaux, 100 muids, du clou pour faire des caisses, el autres ouvrages pour lad. pépinières rue, aie epabsh ii lai
15 avril : à Jean Ferranp et consors, voiluriers, pour avoir voituré des arbres et arbrisseaux de lad. pépinière dans les parcs et jardins de Fontainebleau, Versailles, Saint-Germain-en-Laye et autres lieux. .:... 6a3tt 4°
19 may: à Jaques Husy, jardinier, pour 225 jassemins communs en boulles et plusieurs œillets et geroflées fournis pour planter dans le jardin de Trianon... D 4 ea am hat ete e al ot à M PO bib e He af Ps Lt me PO E
18 aoust : à luy, pour 10000 tulipes bosuelle !, 2000 bordées primptannières, 800 hiacintes et autres fleurs fournis pour idem..,............. 21384 9°
1°° septembre : à luy, pour 3600 renoncules pivoines, 2350 idem cramoysies, 313 hiacintes à panaches et hoo hiacintes bleu lurquin fournis pour idem. 3254 18°
18 septembre : à luy, pour 53 boisseaux de narcisses et autres fleurs pour idem... ...,,,.....,,. 8695?
2Q septembre : à luy, pour 33 boisseaux de tulipes, 30 boisseaux de narcisse et autre fleurs fournis pour em nel ED Dr A DEP A RS NET At Où
À luy pour 50 livres d’ennémosnes et autres fleurs fournies pour planter dans le jardin de l’abbaye de Saint- House rs RARE ne Re NE et Ste
10 novembre : à luy, pour cent lauriers en boule, 915 pivoines doubles, 1000 élébores blancs, 100 miserions où boisgentil, rois boisseaux de tulipes et autres fleurs pour le jardin de Trianon, et 18 boisseaux de tulipes pour la pépinière du Roule, ...,.... 9644 15°
A luyÿ, pour 1200 jonquilles, 50 lis orangers, 850 narcisses doubles, 4oo hiacintes et autres fleurs pour le jardin de Saint-Cyr et pépinière da Roule... 594 15°
24 novembre : à luy, pour 761 chèvrefeuilles, 1 32 ro-
* Dans un long article de quatre colonnes sur les tulipes, leurs espèces et la manière de les cultiver, le Dictionnaire de Trévoux nous apprend qu’on les divisait en printanières et en tardives, suivant l’époque de la floraison , mais il ne parle pas de la tulipe bosuelle.
ziers d'Holande, 222 lilas de Perse, 122 lilas blancs, 178 roziers de Guelter, 2000 lis orangers et deux boisseaux de tulipes pour idem.............. 6gott 16°
19 may : à Roserr Havoueri, jardinier, pour 179 bottes de buys pour le parterre en face de l’oranforte: de: Versdiiles. ri oi at 5
2 juin : à luy, pour 102 bottes de buys pour idem...
24 novembre : à luy, pour 1030 bottes de buys qu'il a fait arracher à Noisi pour planter au jardin de Saint- LA CAE PR ER PARLER ARS AE APR RS
19 may-10 novembre : à Hrerosme Droir, terrassier, pour les trois labours faits à quinze arpens de terre plantés en petit plant dans cinq nouvelles remises à gibier de la plaine de Saint-Denis (3 p.)............... 198
9 juin : à Preere Carzrou et consors, pour 149 futailles, 149 livres de cloud pour faire des caisses pour mettre les orangers que le s’ Coste fait venir d'Italie, y compris la façon de quarante caisses et autres ouvrages. SR NRA de co dns sd Hu SAON STD
23 juin : à Jeax Le Roy et consors, pour avoir chargé et voituré 26 grands lauriers francs, 9 orangers, 100 lauriers Lins et autres arbrisseaux, des orangeries de S. M. an Roulle et aux Tuileries et d’autres jardins particuliers à l’orangerie de Versailles... ,....,.... 10034 16° 6°
18 aoust : à Jean Le Roy et Esriexne FenranD, voituriers, pour voiture d’arbustes, oignons et plantes de fleurs du jardin de la pépinière du Roule et autres des environs de Paris au jardin de Trianon..... hat 18'
23 juin : à CuarLes Cresrien et consors, voituriers, pour avoir voituré du port du Guichet, à Paris, au jardin du Roulle, 1 14 grands orangers nouveaux arrivez d'Italie, pour achapt de futailles, chevrons, clouds et peines MOMPAIGPA LL ie cac ou au sdb Es eo: 00m" D:
7 juillet : à eux pour idem du jardin royal et autres endroits à l'orangerie de Versailles et au chasteau de ADO UE NS Era dite ant NO TO
4 aoust : à eux, pour 74 grands tombereaux qu'ils ont chargé de terre franche prise dans un pré et voituré au jardin de la pépinière du Roulle.......... 148
24 novembre : à eux, pour voiture de plusieurs arbnisseurre sad Hé Ur EC NU ES" ana
21 juillet : à Prerre Jour et Louis Cosre, fleuristes, pour 12900 renoncules et 7800 hiacintes printanières fournies pour le jardin de Trianon.......... 1137
L aoust : à Cuaune Laviez et consors, pour 1765 pots de tubéreuzes pour planter dans led. jardin de Tria- MAS de CR RER NN Er mOn
À Awroixe Bnosse, maistre potier de lerre, pour avoir
IMPRIMERIE NATIONALE
fourni 4204 pots de terre de différentes grandeurs pour planter des plantes et oignons de fleurs aud. jardin de Erin re a NULS AI 4002 1094 N 0740
8 septembre : à Louis Cosre, marchand fleuriste, pour À orangers dont les feuilles et les fruits sont panachés de blanc, livrez pour l’orangerie de Versailles. 24ott
À Pierre Manierre, vannier, pour 62 douzaines de petits panniers, 19 douzaines de grands et autres fournidie RE DO ONG" À Nicouas Moueau, jardinier du couvent de Saint-
tunes Url
Cyr, pour avoir travaillé avec deux garçons.et un cheval à l'entretien dud. jardin, du 1° avril au dernier juin. . ds à à ae de NE LR a EE LE dant
11 aoust-24 novembre : à Jaques Hamon, pour ses labours à 5 arpens 50 perches de terre plantée en pépinière d’ormes, à Aulneau près Sceaux (2 p.).. 1074 5° 18 aoust : à Cozonpre et CLairer, potiers de terre, pour fourniture de 7592 pots pour planter des plantes 64ot 4° 6%
A la veuve Duran», pour soixante-neuf grenadiers mis
et oignons de fleurs au jardin de Trianon. .
à la pépinière du Roy au Roule......,....... 5aht
1® septembre : à elle, pour 83 mirtes en bouiles de différentes grandeurs mis en réserve au jardin du Roulle. RD El la teà ea DDR Mae o MORT D DO
À Jean Moreau et consors, potiers de terre, pour 7073 pots de terre de différentes grandeurs qu'ils ont fourni pour planter des oignons et fleurs au jardin de bee TANT AN"
18 septembre. : au s° pe Lugerr, sçavoir : 2196 14°
Hanoi renouer AURA
pour 99850 oignons de fleurs envoyés de Toulon pour planter à Trianon, 139" pour 6000 oignons de fleurs envoyés idem pour la pépinière du Roulle, et 4g5# pour la voiture desd. oignons de Toulon à Lion.. 2823 14°
Au s' Pornier, pour 414 bottes de perches de chaslaignier pour faire el soutenir des païllassons pour servir d’'abry aux plantes des parterres de Trianon... 248N 8°
A René Bicauur, sçavoir : 36 pour vingt boisseaux de perse-neige, et 100 pour le voyage qu’il a fait pour conduire des orangers de Blois à l’orangerie de Ver- BAIeB EE ER Cr sd ins STE 20 RON
29 septembre : à Roserr FRADE, pour avoir relevé 234 thoises de fossez et fait 15 thoises 1/2 de neufs pour conserver les arbres des avenues de Saint-Germain- “és BAT A0 NÉS
27 octobre : à Jean Frans et consorts, pour avoir sorti
en ANG ss es 1 aude Ai où Ad du
481 septiers de gland des batteaux qui estoient au port de Marly et les avoir voituré jusques et proche la porte Saint-Antoine du pare de Versailles... ....., 2334 1°
24 novembre : à luy, pour avoir voituré 127 milliers de boursault dans le parc de Versailles. ........ hot
29 septembre : à Gozas et consors, pour avoir fourni 54 thoises 2/3 cube de grand fumier pour couvrir des plantes et oignons de fleurs pour la pépinière du Roulle. UMA AS HOTEL ASUS Le tan SA . 20 octobre : au s° Taizy, commis de la poste de Compiègne, pour avoir fait ramasser des glands dans la forest de Compiègne pour semer en pépinière à Ver- SOS OL PR AN RL ARR RE RS A TT 2 4 °
27 octubre : à Rocn Gaurrarp, pour 110 futailles pleines de mar de vigne qu'il a fourni à l’orangerie de Versailles pour mesler dans les terres qui doivent servir à encaisser les orangers..................,. 290%
2h novembre : à Gauzrarp et Souer, pour 77 muids de mare de vigne, 2 thoises 1/8 de fumier de vache et hoo bottes de paille longue pour faire des paillassons, le tout pour les orangers................ 3901 15°
27 octobre : à Prgrre Le Moyvs et consors, pour avoir amassé et voituré des arbres morts et des perches de châtaignier pour faire 200 thoises de treillage pour la pépinière de Roquancourt............... 174h 5°
A Esrignne F'errann et consors, pour voitures de bonnes terres, achapt de cordes à puits, futailles, clouds et autres marchandises pour la pépinière du Roule. ..... 7h.3°
PACA PP AL DAEDAR LVE EEE AR RC RP PE PIRE NE EE Et LU Eu
10 novembre : à pg Launay, pour 100 bottes d’ozier doré de trois pieds de tour pour faire des païllassons pour couvrir les arbres et oignons de fleurs dans le jardin de Trianon, pendant le mois d'octobre. .. 100
24 novembre : à Anroine Henry, pour mil manequins et autres fournitures pour le Roule. ........ 9293197"
A Esriexxe MarécaL, jardinier, pour 300 bottes de buis de bois pour les Tuileries. ............. 1058
À François Meray et autres jardiniers, pour 280 thoises de treillage de 9 pieds de hault et autres fournitures pour la closture de la pépinière d’ormes proche Roquan- Cheb SE RDA as USE SPRL
Somme de ce chapitre ......
PARFAITS PAYEMENTS DE LA PÉPINIÈRE DU ROULLE
20 janvier : à Jean Frasuon, jardinier, et consors, parfait payement de 312 »° pour 1794 trous de trois pieds en quarré sur deux pieds de creux, faits pour planter des chicomores dans le jardin de Versailles et 168 thoises de fossez par eux faits pour conserver Îles arbres de l'allée proche de l’Orangerie.. ..... 1574"
3 febvrier : à Nicozas Beswanp, terrassier, parfait payement de 6274 3° à quoy montent les trois labours faits
SR ET RE Un, ee
ANNÉE 1686.— OUVRIERS DE LA PÉPINIÈRE DU ROULE
aux ormes qui forment les avenues des Tuileries, parc de Boulogne et autres. ....... AT AATOREUNE LE
28 avril : à luy, pour les fossez qu'il a relevez pour conserver les arbres des avenues de Vincennes. 7/4 11°
3 febvrier : à Remy Jansow, terrassier, parfait payement de 8294 3° 6° pour les labours des avenues de Vibcanmess de ae. its nom D
A Roserr et consors, autres, parfait payement de 8374 16° 2° pour avoir armé et entretenu d’épines les arbres des avenues des environs de Versaïlles en 1685. OA a + ed ON 10 27
À Jean Frape, terrassier, parfait payement de 8494 2° 1% pour les trois labours faits aux arbres de Saint-Germain-en-Laye.....:......... ... 169f 2°
2 juin : à luy, pour avoir butté avec de la terre, de six pieds en carré sur un pied de hauteur, 1422 arbres nouvellement plantez dans les avenues de Saint-Germain-en- Ne no de a ir eerniane ne 351 11°
17 febvrier : à Jaques Roserr, jardinier, pour avoir labouré à la besche 7 arpens 25 perches de terre sur le terrain proche l’estang et le bois Robert, dans le grand parc, pour semer du gland en pépinière. . .. 1991 15°
À Dior et consors, jardiniers, parfait payement de 9334 6°, à quoy montent 2244 bottes de buys de bois qu'ils ont fourni pour planter le parterre entre le chasteau et l’Orangerie, et autres fournitures pour le grand MIRE re PR Re M4 à de sos 5334 G°
8 décembre : à Jean Dior, pour 247 bottes de buys pour planter au parterre de lorangerie à Versailles et 1000 pieds de vigne vierge pour planter le long des murs de la pépinière du jardin de Trianon... 146 9°
3 mars : à Rosenr Hauouenin, pour 435 bottes de buys de bois qu’il a fourni pour le grand parc, à raison de 7° la botte voituré et livré. ............. 15ott 5°
17 mars : à luy, pour 576 bottes de buys et autres fon nee NN A re: RO 3111 18°
31 mars : à luy et consors, pour 186 bottes de buys pour planter dans les parterres du chasteau et du chenil de Versailles, 6600 d’épines pour le petit pare, 12000 de bouleau pour la remise proche de Villepreux, et 160 chicomores pour planter dans les cours du che- 1 ER RS PA ARTE da UE MORE D
28 avril : à luy, pour avoir arraché, bottelé et voituré 528 bottes de buys pour l’Orangerie. ....... 7a#17°
17 mars : à Jean pe La Rocue, terrassier, . pour 385 thoises de fossez et autres ouvrages qu’il a fait pour conserver les arbres des avenues pendant febvrier et Marne 2 Rate ie RS Hd en tree e . 62 6°
31 mars : à Nicocas Moueav, jardinier du couvent de
Saint-Cyr, pour l'entretien dud. jardin depuis le 1° octobre 1685, y compris got pour 90 voyages qu'il a fait pour voiturer des légumes dud. jardin aux religieuses de Noisy, à raison de 20° pour chaque voyage avec un cheval sui lis cHarero ee FRE Hasena hot À Pierre Cormor et consors, jardiniers, parfait payement de 45ast 3° 9°, à quoy montent trois labours aux avenues du costé de Paris et dans le grand pare de Versailles, et fait 11986 trous, de six pieds en carré sur 2 de creux, pour planter des arbres dans lesdites avenues. . ÉD EnL DR A EN EL CRE Lee drag" 9 19 avril : à Nicocas GomBauzr, jardinier, pour avoir entretenu de culture nécessaire le jardin de la Chancellerie à Versailles pendant une année échue le 31 mars. JR En A DR ie RE RE SE EL OIL 28 avril : à Micuez Tuisauzr, jardinier, pour avoir entretenu pendant deux années la palissade de palis pour clore la petite garenne dans le parc de Vincennes. 120 À Damsreine, jardinier flamand, pour ses appointetiens de mars et AYE, 44,2 240 + seb us SOU EO ON À Husy, jardinier, pour plusieurs gérofflées et juliennes doubles qu’il a fournies pour planter dans le jardin de Evian à ét da ienliee es situé 600 7 juillet : à luy et Pierre PourrarD, pour 153 lauriers roses et 112 grenadiers à fleurs doubles pour l'orangerie de Versailles el le jardin de Trianon... .... RTE SN RE ENTRER E MR ae ee a D STI TO 8 décembre : à luy, pour 710 chèvrefeuilles, 113 Hilas de Perse, 512 roziérs de Gueldre et autres plantes de fleurs qu’il a fourni pour Trianon et ailleurs. . ... DAME NOR SE RU See NA . 868 9° 28 avril : à Jaques Hamon, laboureur, pour le premier labour dans la pépinière d’Aulneau près Sceaux. . PET TN M PAS EN AT dd ee Rue D AR 33
fumier qu'il a fourni et voituré pour faire des couches et couvrir des plantes et oignons au jardin de Trianon CAL Den ntareenu Un RD ce PU DAS 2504
a juin : à Curesrien et consors, voituriers, pour voiture d’arbrisseaux de la pépinière du Roule et des plantes de fleurs pour les jardins de Versailles, Trianon et Marly. DANSE sille à ES ARTS Un Leo DIT Een Ni Ba .. 8g1ft
2a décembre : à CaarLes CRÉTIEN et consors, voituriers, pour avoir voituré de la pépinière d’Aulneau 800 ormes pour planter autour des réservoirs d’eau à Maintenoni:; 2 a AR RME de :133361:15
2 juin : à Nicozas SELLER, maçon, pour avoir rétabli les murs de closture du jardin de la pépinière du Rodentia dune HU tab nt
8 décembre : à Jean Bnuseau, jardinier, pour 1000 chicomores qu'il a fourni pour planter dans les bosquets de Versailles, à raison de 8° pièce; y compris la voiture, et 80 tillots pour planter à Marly...: 430 A Esrigxxe Creray, pour 750 ormes pour les avenues de Vincennes et 330 chicomores pour planter dans le jardin du Palais-Royal et parc de Versailles. . 549 10° 22 décembre : à Geruain Caspevizze, pour 824 arbres fruitiers pour les jardins des Maisons Royalles. 233 3° Au s° Barzon, pour avoir fait prendre sur la rivière de Seyne, depuis Corbeil jusqu’à Mantes, 348 cignes qui ont esté mis à Chatou et dans l’isle devant le Cours-la- Reyne pour les y conserver pendant l’hyver. 494 3° 5° À la veuve Berrran et Anroine BerGer, pour 221 tombereaux de fumier de mouton consommé, pour mettre aux orangers de la pépinière du Roule.......... 230ott 3° À Louis Lers et consors, pour voiture d'arbres dans les jardins des Maisons Royalles. ...,...,. 7oo 15° À Maruerge, vannier, pour 500 grandes manes d’ozier et autres fournitures. ........ Re ET ee rs Vial Aux »'Eusreine, jardiniers flamands, pour avoir cherché, fait charger et conduire 6000 arbres pour planter aux Maisons Royalles, y compris leur voyage d’Arras à Fontainebleau et de 1à à Versailles. .......,,, 994f À Mgray et Sinczr, jardiniers de Bailly, pour avoir conduit les ormes pris à Aulneau pour les réservoirs d’eau aMarntenon, #4) nds Re Me Abo À Roserr Lagé et consors, jardiniers, pour deux labours à 2126 thoises de platebändes plantées en palissades de charmilles autour des cinq faisanderies du parc de VOlRess Lise iiiso.n: Re eh Ur A Room Gaurkarp, voiturier, pour quatre thoises cubes de fumier de mouton consommé, pour mettre aux orangers de Versailles. .....,...,.., A ALODEPEEUT «1
Somme de ce chapitre, ... 145ooû 15°1
MAÇONNERIE
19 may : à Nicocas Le Joncceur, à compte du puits qu'il fait dans la cour de la maison du s' Miraut, dans les‘ fonde détfeli fist ar EE let Boot 22 septembre-6 octobre : à luy, sur les aqueducs et conduittes de grais qu’il a faites pour la recherche et conduite des eaux depuis le fonds de Rez jusqu’à Saint- Gérmain (sp). Rue ii MOUSE air O8of 24 febvrier-21 juillet : à Roserr pu Bray, maçon, à
compte de ses ouvrages de maçonnerie pour la construc-
tion d’un ponceau sur le nouveau chemin de Marly à Saaint-Germain-en-Laye (7 p.)........ «LR BVNE 1500 10 mats-22 seplenibre : à Jaques Barpier, maçon, à ccomple de ses ouvrages de maçonnerié pour la répäraation de là Capitainerie de Saint-Germain - en - Laye Qu DAS CRT PEION, ARMAGEELE SAS PRET Ve AN SRE 50ot 7 awil-921 juillet : à luy, à compte des deux portes ett du mur de closture qu'il fait dans la ville de Saint- Géermain pour la fermer du costé de la forest (8 p.)... SA ARAAEEE SR RE 1x4 Go 04 9i avril : à luy, pour ävoir rétabli le mur du clos de Room, à Conflans, appartenant au s° ESrienne, faisant paartie dü mur de closture du grand parc de Saint-Ger- RAR à ee ed D RS EE Gite MMA AS CSA RE 2h mars : à Léoxañb SanerNom, carrier, pour deux ceents de gros libages qu’il a livré poür la bordure du pæavé du nouveau chemin du Pec près Saint-Germain. 5ott 21 avril : à Jozuy, maçon, pour avoir réédifié un paan de mur scitué à Montaigu. .,.,.,..,..... 164
28 juillet : à Lorzeceur, maçon, pour 28 thoises carrées dee murs qu’il a fait pour clore l’abreuvoir de Saint-Germaain du costé du chemin, à 9f la thoise...... 95ott
Somme de ce chapitre. ....:... . 6o8ot
CHARPENTERIÉs
2h febvrier : à Ponce Granprré, charpentier, pour seæs ouvrages pour une remise à la Capitainerie de Saint- Ga&ermain-en-Laye......:.......,. APE PR TON 100h
22 septembre : à Jean-Jacques Auserr, charpentier, pour ouvrages faits pour le rétablissement du pressoir dge lad, Capitainerie.. . ... PO AM ET NS + AO SEM PE 64
1° décembre : à luy, pour avoir rétabli les pieux de
chharpente à cinq arcades du pont de Poissy et autres ou-
Vrdapes.. sus. ndt O0 A PE RS 2 AA 8 OÙ Somme de ce chapitre... ... ; . ul MENUISERIE,
8 avril-2 Juin : à François Micot, rnenuisier, parfait payement des deux portes qui doivent fermer la ville de Saaint-Germain du costé de la forest (2 p.). 6184 16° 3°
3h febvrier : à luy, pour les ouvrages à la Capitainerie bit ABUS. 70 IS NE fe 0 AN"
24 febwrier-19 may : à Jean Cnéanr, menuisier, pour legs journées qu'il a esté employé à faire rétablir la menuuiserie dud. chasteau et à la vérification dés méoires, à r raison de 6oofl par ati (3 p.):..,:,.:..:.,,, Goot
Somme de ce chapitre... ., 1461# 19° 3
SERRURERIE
io febvrier-18 aoust : à Louis Prau, Serrurier, parfait payement du rétablissement des ferrures au chasteau de Saint-Germain, à la Capitainerie, à la Surintendance et autres endroits (8 p.)...,..., 1019 9° gi 7 avril-9 juin : à luy, pour ouvrages de fer aux deux portes de Saint-Germain qui doivent fermer la ville du costé de la forest (3 p.).......:::..:..,, 9290h 22 septembre+20 octobre : à luy, sur la ferrure des cabinets de Monseigneur el de Madame la Dauphine (a DUAL DEN AIUR DLSAs ob face Ca se 0 A OO 10 mars : à Gasrox Marrin, pour avoir numéroté 13 5:clefsidurehäslea ii dass an as eue a SO 7 avril : à Josern Rouizuier, serrurier, pour ses ouvrages de ferrure dans les appartemens de la moitié du chasteni ans sed es denis nan above OO 1° décembre : à luy, pour fers livrez pour rétablir 3094 16° 11°
les arcades du pont de Poissy. ......
VITRERIÉ.
30 juin : à GLaune Cosser, vitrier, à compte de ses réparalions de vitrerie au chasteau de Marly.... 15of ‘15 décembre : à luy, sur celles de Saint-Germain. . Na de Dante AUS nee 2 à 0 LOS a et DO
Somme de ce chapitre.........,.. 250f
PAVÉ
2h febvrier-# avril : à Gizuss Deriaux, paveur, à compte du pavé du nouveau chemin de Marly à Saint- Germain-(4 ph ssssssseosssssess se, tan at
PEINTURES ET DORURES
13 janvier-22 septembre : à GuiLLAuME Desozieks, doreur, à compte dés ouvrages qu’il fait au cabinet du Roy, de la Reine et de Monseigneur au chasleau de Saint-Germain-en=Layé (16 p.)...,:......:.. 48aot
io mars-3 novernbre : à Louis Poisson, peintre, parfait payement de ses ouvrages dans la Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye (4\p.)....... hgatt 2°11°
Somme de ce chapitre...,, 531att 2° 11°
SCULPTURE
30 juin : à Pignte Mazguiwes et Noë Jouvexer, sculpteurs, sur leurs ouvrages au cabinet de Monseigneur et de Madame la Dauphine au chasteau de Saint-Germain. RER TE APT ER RO AS RO SP URL ee CR A ONU
ah mars : à Dommnico Cuacr, fondeur, sur les mou-
lures de cuivre doré qu’il fait pour les glaces du cabinet du Roy et de Monseigneur à Saint-Germain .... 300
Somme de ce chapitre. .:......,.. Boot
OUVRAGES DE TERRASSE
à febvrier- 21 avril : à Jean Frave, à comple des labours qu’il fait dans les trois remises de la garenne du Vézinet, et du plant qu’il plante dans l’énceinte desd. reae LA De nausées ARS AE Es A OO
19 tnay-17 novembre + à luy, pour les trois labours qu'il a faits aux petits plans de la forest de Saint-Germain enfermez de palis (3 p.).....:...... 519 16°
3 novembre-1* décembre : à Jaques Le Cerr, terrassier, à compte des mares de Poissy et d'Annemont, dans la forest de Saint-Germain, qu'il nettoye (3 p.).. Lin pds MON CERS AE R es du omendies l TON
5 may : à luÿ, pout les terres qu'il a répallées joiguant la chaussée du nouveau chemin du Pec aux endroits où l'on en à cy-devant pris pour exhausser la chaussée, et autres ouvrages. .,...,.,.,....:4. Got
10-9/ mars : à Nicouas Le Guer, terrassier, pour les terres qu’il a transportées pour l’exhaussement de la chaussée du nouveau chemin du Pecq à Saint-Germain ep-baye (amende ns AL 7054 10° 5°
7 avril : à Jean Marrais, terrassier, pour la rigolle qu’il a faite à plusieurs endroits de la grande terrasse du ChaSaU Se te tan QU
19 may : à Anrone Béeun, terrassier, pour avoir nettoyé l’abreuvoir de Saint-Germain. ,.,...,.. A5
25 aoust: à Simon Baie, pour 34 thoises de grand treillage pour fermer le parterre de Saint-Germain du costé des Loges... ... RARE Re GI unit RUE OO OY
A Apntex Micnor, pour avoir transporté plusieurs tas de terre hors la cour de la maison du s° Courtemer, provenant de l’aqueduc qui conduit les eaux à Saint- Gérain. 5074 RO EUR A TEA PR ERSE Di D
20 octobre : à Lecen Acremenr, Suisse, pour plusieurs éboulés de terre qu'il a ostez le long des escarpemens qui sont depuis Carrière jusqu’à de Nonval, et autres Ouvrages, ....... PAPERS DAS RE SE PRE Loft
Somme de ce chapitre... :, 232884 14° 5°
VOITURES
24 febvrier=7 avril : à Le Cerr, Hamuez, Dossi et Vivant Mann, voiluriers, parfait payement du pavé qu’ils arrachent dans l’ancien chemin de Versailles et voiturent pour le nouveau chemin de Marly (7 p.)... 121928 4°
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
24 febvrier : à Acexanpre Triery, facteur d'orgue, à compte du rétablissement qu’il fait à celle de la chapelle du chasteau de Saint-Germain .............. 200
o7 janvier : à Pierre Varisse, ramonneur, pour >37 cheminées qu’il a visitées dans les appartemens dud. chasteau, à raison de 3# pièce............ 35 11°
À Jean Gaurier, pour 44 sacs de charbon livrez au magasin pour employer aux recherches des couvertures de plomb de la dépendance du chasteau, à 20° le sac.
10 febvrier : à Pierre Jouuy, garde des nouveaux plants et palis de la forest de Saint-Germain, pour les palissades qu'il a rétablies autour de la première remise de la garenne du Vézinet, et y avoir fourni de clouds et TR A AN Re SR Sr PSP
24 febvrier : à Jaques Mercier, pour 208 gerbées de
paille longue pour les glacières de Saint-Germain...
ae AN CM AA UE DEP SL ASS NE ... 628 10 mars : à la dame Bazice, pour un cent de paille EEE LV NM ie ART LR AA À Jean Lasné, pour le rétablissement de la couverture de païlle à rois glacières.........:.......... 3oû 21 ‘avril : à la veuve pe La Lane, jardinier, pour 65 gerbées de paille pour idem............ 191 10°
A Le Beau, vigneron, pour 49 gerbées.... 19 19° 5 may : à Pigrne Crousrizuier, jardinier du Val, pour le loyer d’une chambre qui a esté occupée en 1684 et 1685 dans le village de Carrière-sous-le-Bois, où il a serré les fruits en hyver..................... 20h 16 juin : à Jeax-Baprisre Lazanne, pour un cent de gerbées de paille qu’il a acheptées pour rétablir les paillassons au pourtour de la melonnière de Saint-Germain. “nes its LOb dcettus ab das uni : mess doll À Nicocas Touroure, pour un cent d'échalats livré dans le jardin du Val pour le rétablissement du treillage des espaliers le long des murs où sont les muscats, y compris la voiture .....4.....,..........: 55 11 aoust : à Juzex Lorv, horloger, pour avoir nettoyé l'horloge de Saint-Germain.............. hoï Au s° Dessanpins, pour le loyer du moulin de Palfour pendant les six derniers mois 1685...... 636 17° 6° 25 aoust : à Noëz Mira, pour quatre paires de grands paniers qu'il a livrez aux jardiniers du Val, à L'ONTR PAS et AN LEURS TR NE hot 20 octobre : à Hergin, potier d’étain, pour une fontaine, cuvette et deux petits robinets livrez dans la sacrislle Ni chasteut.s 40,0 4 MR I SINER EU 190
17 novembre : à Nicocas BRANCHE, pour avoir mis en couleur les cabinets du Roy, de la Reine, de Monseigneur et de Madame la Dauphine aud. chasteau.. 334
1" décembre : à Poruier, manœuvre, pour avoir vuidé l'eau dans une cave de la Surintendance provenant du premier bassin du parterre d’où elle se perdoit ... ah
Somme de ce chapitre. ... 141975 18° 6°
27 janvier- 20 octobre : à Louis ISABELLE, garçon employé à faire la recherche des plombs du chasteau et dépendances, pour ses gages des trois derniers mois de 1685 et trois premiers quartiers de 1686 (4 p.).. goof
27 janvier-20 octobre : à Jaques BARBIER, maçon, ayant l’entretenement de la terrasse et mur du parc de la dépendance des chasteaux de Saint-Germain-en-Laye et de Marly, pour ses gages pendant le mesme tems (ip ae RENE NERO 0 them 0 oo
27 janvier : à Pierre Joue, employé pour la conservation des nouveaux plants et réparations des palis de la forest, pour ses gages de l’année dernière 1685. 150
20 octobre : aud. Jo, pour l'entretien des cages qui conservent les ormes de la routte des Loges en face du chasteau, pendant une année finie le 24 septembre. . COM RA en re UNE AT Len AE QE CES AO PO à
27 janvier-20 octobre : à Simon Descaamps, couvreur, ayant l’entretenement des couvertures de la dépendance des chasteaux de Saint-Germain-en-Laye et de Marly, pour ses gages du dernier quartier de 1685 et des trois premiers de 1686 (4 p.)........... aooot
10 febvrier- 3 novembre : à CLaune Beaunier, gardemagasin employé à prendre garde aux gens de la journée du Roy, pour ses gages de novembre 1685 à octobre A ON ON RPM A RSS PSS AE, Lu
10 febvrier : à Jean-Baprisre LALANDE, jardinier, pour le loyer de la maison qu’il a occupée à Saint-Germain en DORA MAS Ve Ua Ste SR O2 à ie »: MOD
10 febvrier- 28 juillet : à luy, ayant l’entretenement et labour des palissades du parc, pour les six derniers mois 1685 et les six premiers 1686 (2 p.)..... 4oof 40 febvrier : à luy, pour le charbon qu’il a fourni pour le chauffage de l'orangerie de Saint-Germain pendant le présent hyver..................... 950
7 avril: à Guy Pmgur, qui a eu soin de faire façonner le pavé du chemin de Marly, pour le mois de mars
den RO LA ns undviuss roue ON
2a septembre-1° décembre : à Descnamrs, dit LA Fseur, employé aux aqueducs et conduites de grais du
Jonezeur, pour ses gages de septembre à novembre (She ee Ne DV a da TA lat Pa TO
Somme de ce chapitre... .... 6837 10°
OUVRIERS À JOURNÉES
13 janvier-15. décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à nettoyer dans le chasteau de Saint-Germain et
autres ouvrages du 12 janvier au 14 décembre (24 p.). JR D CR RUN ete de OS LOU AS Ge
MARLY
MAÇONNERIE
30 juin-6 octobre : à Jean Beauté, maçon, parfait payement de ses ouvrages aux murs de closture pour agrandir le parc de Marly (7 p.)...... ... 17997 4°
1*-15 décembre : à luy, sur le ponceau qu'il fait au bout de l’estang du Trou-d’Enfer (a p.)....... 6oot
10 mars : à Roserr Le Roux et Jean Brauté, entrepreneurs, à compte de 5aagft 13° 2° restant à payer des ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits en plusieurs endroits du pare de Marly... ..4..,,..:,.4. 1500f
25 aoust-15 décembre : à Jaques LorzeLEur, maçon, sur ses ouvrages de maçonnerie à la construction de l’aqueduc derrière les pavillons de Marly (8 p.). 7090
11 aoust : à luy, pour les jambages, seuils et bornes qu’il a démolis où estoit posée la grille du parc de Marly du costé du village et autres menus ouvrages... 330
10 mars-15 décembre : à Bay et Roouer, entrepreneurs, à compte des ouvrages qu'ils ont faits en divers endroits du chasteau de Marly (13 p.).. 160000f
31 mars-7 avril: à eux, sur l’aqueduc de Louvecernes (A pe) Ru due due her ds ana DO
19 may: à eux, pour les pierrées qu'ils ont faites dans le terrain du derrière du chasteau de Marly... .. 984
10 mars-8 septembre : à Martin Mozière, pour les réparalions faites à la maçonnerie des aqueducs de Marly (Eee Pr NE NL ele 0 ‘... -a19"5"
10 febvrier : à luy, pour plusieurs réparations et fournitures de brique aux contre-cœurs des cheminées du chasteau, pavillons et cuisines de Marly......... 25#
30 juin : à la veuve Verer, platrière, pour douze voyes de platre qu’elle a livré au chasteau et pavillons. . FU L Rae 2 Rod ANNE MU en MR gas a 96
11 aoust : à Prigrre Bourtenxe, pour 42 thoises de pierrées à pierres seiches qu'il a fait pour seicher la mare joignant le mur de closture du parc de Marly du coté vilage di Au tle A UL E GNLE 1 001
8 septembre : à Esrignne Persons, pour quatre thoises de caillou qu’il a livré joignant le réservoir du parc. 48h 20 octobre : à Rosgrr pu Bray, pour le rétablissement des murs de douve de la grande pièce d’eau dud. jar- MP ANBU Es LS Led a CAO à luy, pour le lavoir de
20 octobre-17 novembre :
Marly qu'il a démoly et refait (2 p.).......... 86of 3 novembre : à Rosiw, tailleur de pierre, pour avoir persé des trous au derrière de chacun des douze pavillons, pour servir de ventouzes aux lieux communs... 63
Somme de ce chapitre... ... 191538h 9°
OUVRAGES DE TERRASSE ET DE CONROY
5 may- 30 juin :.à Jaques Le Jay, terrassier, à compte des terres qu’il enlève sur les allées du chasteau de Marly (6: p.)s se he eii PE CAN A Ne 3190h
19 may-22 septembre : à luy, sur le sable de rivière qu'il a transporté depuis le bas de la terrasse, à costé du grand perron, jusque sur la recoupe (A p.).. 5oof
11 aoust-15 décembre : à luy, sur les bonnes terres qu’il transporte dans les tranchées où l’on doit faire les bosquets;(20:p.). 3.4.0 been HN OH RON
11-25 aoust : à luy, parfait payement des terres qu'il a enlevées dans la masse derrière le pavillon de la chapelle (aipehsan"s ui nf ea nas dau te AU 9e 8°
30 octobre-15 décembre : à luy, sur le gazonnage qu’il fait pour soutenir les terres des deux belvédères (5: ph. is TS 04 Ua UE en Rue sen FOOT
10 mars : à lüy, pass payement de 33281 4° 3°, à quoy monte le gazonnage qu'il a fait sur le glacis des allées de Marly. 2a8h 4° 3°
30 juin : à ns pour avoir fauché l'herbe sur les glacis
ON ossi
désralléege cn teiésnut dusieiore tea dec rech SD 21 juillet : à luy, pour avoir dressé les allées au pourtour du premier et deuxième réservoir du dessus de Marly. .... PART DU joue dde UMR OL SON 13 janvier-3 mars : à luy et Grorces BarBier, parfait payement de 1584 0° 10°, à quoy montent les fouilles et transports de terre qu’ils ont rapportée audessus du second glacis des terrasses du derrière de sg pour y semer de la graine d’herbe (4 p.).. #détie dédiaeidite Lou He de fe. guise HAN 0°. 10° 10 mars-921 avril : à eux, sur la fouille et transport de terres qu’ils font sur les allées de Mariy, pour la place des, recoupes (a: phil ouf ina noi G00Ë 7 avril-26 may : à eux, parfait payement de 8668H 9° 8°, à quoy montent les ouvrages par eux faits tant pour les treillages au pourtour des berceaux et pavillons de fer de Marly, rechargement de terre noire des glacis
des terrasses du derrière du chasteau, que pour avoir fourni de bonne terre pour achever l’exaussement du conroy qui restoit à mettre à hauteur du pourtour du 3° réservoir du dessus de Marly (3 p.).... 9884 9° 8°
“25 aoust : à Esrrenxe Personxe, pour 946 thoises d’allées qu'il a faites depuis le réservoir du dessus de Marly jusqu’à la demie-lune près la ferme du Trou- PMR CENDRES ARR RENOM 6?
‘13 janvier-98 avril : à Cuances Laor, terrassier, parfait payement de 4647 pour la fouille et transport de terre pour rehausser la digue et fournir au conroy de Vestang du Trou-d’Enfer (7 p.)............. 8897
6 octobre-15 décembre : à Cnarues Amecor, jardinier, à compte du régallement sur les allées du dessus dé Man CO D) PPS RENE 88 of
27 janvier-7 avril : à Jean-Baprisre et Craune Crosnier, terrassiers, à compte de la fouille et transport de terres et conroy pour la construction des réservoirs du dessus détMaripi( ip); F0 PASSA CN 4 18001
21 juillet : à eux, pour vingt-deux brouettes livrées pour employer au régallement des allées de Marly. 55k
6 octobre : à CLaupe Vozawr, terrassier, à compte des rigolles qu'il fait le long des nouveaux murs de closture DU DART RME ME ele Me ner tie 100
20 octobre-15 décembre : à luy et Tairevizce, sur les labours aux places du dessus de Marly (5 p.). 720
3 novembre-15 décembre : à Prenre Cnarpenrier, parfait payement de ses labours aux places du dessus de 199t 4° 54
ah mars-28 avil : à Esrienne La Rue, jardinier, par-
Marly où l'on doit planter (4 p.).........
fait payement des labours par luy faits à parlie des plattesbandes du jardin de Marly. ........:,..... GA 11°
3 novembre-15 décembre : à Prenre Feizcer, jardinier, sur ses labours au pourtour de la teste des allées le long des berceaux et au pourtour des murs de terrasses
(HAN RE ocs es
15 décembre : à Jean Vicor, lerrassier, à compte de
RE RSR NC NON LU
la rigolle qu'il fouille au travers du terrain du devant de la grille de l'entrée du parc du costé du chemin de Versailles nt Ni es RUE NES SE tt tool
25 aoust-15 décembre : à Prenne Cuamraene et Norr Lavener, lerrassiers, sur la fouille et transport qu’ils font de la mauvaise terre où l’on doit faire le bosquet de Marly du costé du chemin de Versailles et de la bonne terre qu'ils y rapportent et des terres qu'ils enlèvent dans l'allée qui monte du chemin de Versailles aux escu- OR Di) US MORE PRESENT 64 of
13 janvier-25 aoust : aux nommez Lerevre, GUERIN et Frans, lerrassiers, à compte de la recoupe qu'ils trans-
| portent en provision sur le port de Marly et de celle
qu'ils ont façonnée (14 p.).......... Su 2400
1* décembre : à Prerre Marie et Jean Prou, terrassiers, sur la fouille et transport de terre qu’ils font de l'allée allant du Belveder du derrière des Offices au Troud'Enier.: 112:
1°-15 décembre : à Caarues Mercier, pour les terres
RO LS PATTES GEL CARE OO
qu'il a enlevées à l’allée au derrière des pavillons. . ... LPO ER AR AR ie RSS Eee fe de aide Ai LAON 107
10 febvrier-31 mars : à Pierre Cnampaexe et Noër Lavener, terrassiers, parfait payement de 138o 4° 5° pour le conroy qu'ils ont façonné sur l’ancien fait au pourtour du Trou-d'Enfer (4 p.).....,.. g3o% h°7*
5 may-9 juin : à eux, parfait payement de 1203 11°1° pour les transports de Llerres pour exhausser le terrain du pourtour du premier et du second réservoir du dessus de Marly (3 p.)............ 12034 11° 1°
16 juin : à eux, pour avoir osté un pied de terre dans l’aqueduc au-dessous de la conduite de la bonne eau. 6of
21 juillet-11 aoust : à eux, sur les terres qu'ils transportent pour un nouveau chemin dans le bois de Marly du costé du village (a p-).....:,.,....,., 8aañtn°
À eux, pour avoir remply et battu les terres dans la
‘trenchée d’où l’on a tiré la fondation du mur de clos-
ture que l’on a démoly au parc de Marly....,... 3oû
3 febvrier : à eux, parfait payement de 866 4°, à quoy montent les enlèvemens de terre par eux faits aux terrasses du bout du deuxième réservoir du dessus de Marly pour relever le terrain au pourtour dud. réser- PO D ES US de à COTE"
21 juillet : à eux, pour avoir coupé le bois qui s’est trouvé dans la largeur du nouveau chemin pour faire arriver les chariots aux Offices de Marly par dans le RSR er AO ee Set Rte Ne To ot
11 aoust : à eux, pour terres enlevées dans six pièces des cscuries que l'on a déparées......,.,, 198 37°
7-28 avril : à Esriexne Bourçuer, terrassier, parfait payement de 3554 pour fouilles et transports de terre
- par luy faits autour du premier réservoir du dessus de
Marly et autres ouvrages pour regarnir led, conroy CD ne ie Note at MR AT Le AN DOM 25 aoust : à luy, pour le transport de plusieurs gravois de dessus le bord des allées nouvellement faites dans dés fonds des environs 4u ei ao 8 septembre-6 octobre : à luy, parfait payement des terres qu'il rapporte dans l'allée de derrière du chas- TB ee nl RL SNS ue Shea 79° 20 octobre : à luy, pour enlèvement de terres au-
dessus du rez-de-chaussée du logement du garde-maga- DR DR RS er rt Aer 3 3-17 novembre : à luy, parfait payement de fouilles et transport de terre faits après coup pour élargir le terrain entre le nouveau bastiment du magasin et le bois NA CAEST M T E TUE 1° décembre : à luy, pour trois marchez en bloc de divers MENUS OHYPUGeS Li te hgt 15 décembre : à luy, pour 15 thoises 7 pouces de terre qu'il a enlevé dans les pièces à costé de celle qui est destinée pour le buscher de Marly.... 334 19° 84 13 janvier : à Pierre BourienNe, terrassier, parfait payement de 124 pour une pierrée de terre seiche faite à parür du pourtour du réservoir qui est dans le pare du costé du chemin de Versailles et autres ouvrages, . Gi 7 avril : à luy, pour 48 thoises courantes de pierrées à pierre seiche faites dans le parc joignant le mur de CORRE ea En a ts tunes sieur OUR 25 aoust : à luy, pour terres el gravois qu’il a ostez au pourtour de la porte que lon a changée... ... 254 8 septembre : à Iuy, pour quatre marchez en bloc d'onvrages de lerrasse ......:,,.,...c.,. 1191
20 octobre : à luy, pour enlèvement de bonnes terres derrière le mur à droite de la demie-lune ......, 4ot 20 octobre-3 novembre : à luy, pour lherbe qu’il coupe et le sable qu'il nettoye aux deux bassins (2 p.).. BANANE NA LU Et baies MES di SO 17 novembre : à luy, pour terres enlevées derrière la chaussée de l’estang du Trou-d’Enfer.. ....., 267û 9°
1® décembre : à luy, pour les bonnes terres qu’il à transportées au pourtour des réservoirs du dessus de Marly pes ie Se ODA US 13 janvier : à Jean Piner, autre terrassier, pour avoir rechargé de terre, en forme de dos de bahu, sur l’aqueduc qui conduit les eaux du 1° réservoir du dessus de Marly à l'estang du Trou-d’Enfer . .....,,...,.. Bot 10 febvrier : à Jaques LE Jay et Gronces Barpier, autres, pour le payement de la glace qu’ils ont voiturée et façonnée dans les deux glacières de Marly. ..... 230ot 2 juin : à Jaques Le Jay, pour avoir fauché l'herbe sur les glacis ant du gazon que du talud des terrasses de ALES PAR RE OR AMAR RE EURE ELU AMRUEE 1°° décembre : à luy, pour les terres qu’il a rembleyées derrière le mur de terrasse........,..,,..... 260 10 febvrier : à Nicoras Breuix, pour avoir nettoyé lant laqueduc de la bonne eau qui est au derrière du chasleau que ceux qui sont du costé du village... 200 2h mars : à luy, pour les terres qu’il a enlevées jo1-
gnant le lavoir de Marly et transportées autour du réser - VO au-dessus, en «M AO il a 8 ot 8 septembre : à luy, pour les souches qu’il a arrachées sur deux thoises de large pour la construction de la deuxième allée au-dessus de la terrasse. . ..... 5ott 22 septembre-20 octobre : à luy, parfait payement de 45oï 1° a° pour la rigolle qu’il a faite depuis le gros robinet de la conduite du grand jet jusqu'aux abreu- VOS CE Are de ne ii des ae TO 1e al 3 novembre : à luy, pour avoir apporté des terres dans le chemin que l’on pave à l’abord du parc de Marly fu cosLé; die Viager AR 9:
17 novembre : à luy, pour trois thoises de cailloux qu'il a livrées sur le chemin qui arrive à Ja porte de l'entrée du pare de Marly pour aller aux Offices... 3ott 1°-15 décembre : à luy, sur le nettoyement de l'aqueduc au-dessus de l’endroit où éloient les vieilles Offices CR DAS e A RE ee MS LS T gt 17 novembre-1* décembre : à luy, pour 4o2 trous sur la chaussée au pourtour des réservoirs pour y planter derémaens (9 pile ee un nn tr fofth 19 may: à Awroixe Béçuin, terrassier, pour le sable qu'il a Liré dans les aquedues de Marly, provenant du fond de plusieurs endroits desd. aqueducs qui ont esté LENS APN PDP SN SORA ERA ARE Een er 19 may : à Rasurré, lerrassier, pour avoir découvert et nelloyé 120 thoises de pierrées derrière le chasteau.. 90 11 aoust : à Jaques Ar et auires, pour trois marchez en bloc d'ouvrages de terrasses faits aux environs du CHSOARE d nrp tO0Ni0" A Nicoras Barmier, terrassier, pour avoir osté le pavé dans les chambres que l’on a carrelées dans les escuries des Man a ES tale À Jean Turon, terrassier, pour les terres qu'il a enlevées dans la demie-lune du derrière du pavillon de la chapelle et auires endroits.......,.........., ho 29 aoust : à Prenre Bonvaer, terrassier, pour avoir régallé les terres au-dessus de la conduite d’un pied depuis le réservoir d’au-dessus de Marly jusqu'au ponceau par où l’on descend au derrière dud. chasteau.... oott À Decarpe, autre, pour avoir détourné, sur 4 thoises de large, une seconde partie du moilon des murs de la principale avenue dud. chasteau .......,....... où À CLaune Voirex, autre, pour avoir détourné idem. . À Jaoues Mouse, pour avoir transporté hors la place où l’on bastit le nouveau pavillon derrière la chapelle un las de pierre et gravois provenant de la démolition dé la logendu-Suisge... ec sin, fnn
IMPRIMERIE NATIONALE
8 septembre : à Cuarces Mercier, autre, pour un Herr ot
3 novembre : à luy, pour avoir oslé les térres et le
marché en bloc de terres enlévées. . ..
pavé dans les corps de garde el autres ouvrages. . : 714 8 septembre: à Guizrauue More, pour avoir recouvert de terre 4o thoises de long d’aqüeducs. ...., 48 3 novembre : à Juy, pour avoir recouvert un bout. d’aqueduc nouvellement fait....,............ 334 15 décembre : à luy, pour dem entre les angards des gardes du corps et le belveder de Marly qui est au- 1 84
8 septembre : à Lerèvre, aütre, pour avoir régalé
FE PAL ED USE AE AIRE LACET S
plusieurs las de terre. ...:....4:.....4.4.:: 36 6 octobre : à Jaques Lerbvre, autre, pour les rigolles qu’il a fait el joint à celles entrant dans le parc. 171 0° 22 seplembre : à Jean Vicon, pour avoir osté à des décharges les terres qui restoient de la brèche qui a esté Gott 17 novembre : à luy, pour une rigolle depuis le milieu de la demi-lune de l'entrée de Marly jusqu'à l’abreuvoir du costé des escuries du Roy.,... 5il 19°
rétablie à la face du premier réservoir, ...4...1:.
1°" décembre : à luy, pour divers menus ouvrages de lerrasse faits dans la dépendance de Marly... ..:. 49h 6 octobre : à Oruvier, autre, pour 208 thoises courantes d'allées qu'il a régallées dans le parc au-dessus de Marly, à 4° la thoise.,,,..:::.,.:4...: h14 19° 3 novembre : à Tnévexor, Limosin, pour avoir ettayé les terres du premier réservoir du dessus de Marly. 30 17 novembre : à SamueL, autre, pour une rigolle faite
à Pierre Leczerc, dit Pi-
du
au pied du mur du parc: ..:..::.:::.:..
21 juillet-15 décembre :
rre, terrassier, à compte des fouilles el transports de lerre qu'il fait pour les régallemens du pourtour des réservoirs au-dessus de Marly (12 p.):...::: 33900
Somme de ce chapitre... 108A392 1° 10°
JARDINAGES
2h febvrier:15 déceinbre : à Senartin Hanvez, pour la graine d'herbe qu'il a semé au-dessus du second glacis des terrasses du derrière du chasteau et au pourtour de l’eslang du Trou-d'Enfer et au pourtour des murs des réservoirs:(4 ps)... 4.444.046, ahof
21 avril: à Hienosue Dauuetre, jardinier, pour avoir régallé les allées eutre les deux berceaux et le mur de terrasse du derrière du chasteau,.,.,,......., Qof
25 aoust -17 novembre : à Micuez Le Doux, jardinier, pour avoir fauché tout le gazon des allées et l'herbe des
terrasses et au-dessus des murs de terrasse du derrière du chasteau (2 p.)...,....,.......,,,.4.., 4 SH
Somme de ce chapitre. ,.......,, 378
CHARPENTERIE
6 octobre -15 décembre : à Jean-Jaours Ausérv, charpenlier, sur les ouvrages qu'il fait en plusieurs endroits des bastimens de Marly (6 p.)..,:.::..,:,.,., 7500f
31 avril + à Jean Arvarzzer, charpentier, pour avoir fourni et monté un équipage pour tirer des planches joignant le conroy du deuxième réservoir du dessus de MAP) ac hab e lai die dau suu native MDN
16 juin : à luy, pour avoir monté la nouvelle cloche et les deux timbres sur le comble du pavillon de la chapelle et pour avoir descendu la cloche et les deux tim- 1. .6ot
11 aoust-15 décembre : à luy, à comple des ouvrages
bres qui y avoient csté livrez par Le Moyxr...
de charpenterie qu'il façonne pour la construction des nouveaux pavillons du chasteau de Marly (10 p.)..... .. 20700
sie és tests itiiete.se.. ét.
11 aoust-6 octobre : à Poxce Granprré, charpentier, pour le changement qu’il fait à la charpenterie des loges que l’on a changées et augmentées dans le pare de Marly (BD dense lei a ihalan ait AUOT LO"
11 aoust: à Mrcuez Monteousé, pour avoir démoli et voiluré au magasin de Marly la charpente des deux loges
démolies derrière les pavillons de la chapelle. . ... 4of
Somme de ce chapitre. .... 28634 10°
COUVERTURE
10 mars : à Esrienng Yvox, couvreur, à compte de 3750 11° 6* restant à payer des ouvrages par luy faits aux nouveaux pavillons de Marly. .,.......,. 1000f
25 aoust-15 décembre : à Simon Descnamps, couvreur, à compte des couvertures d’ardoise qu'il fait aux nouvelles loges des Suisses (g p.):...:...... 10200f
Somme de ce chapitre. ......., 11900
13 janvier : à François MiLor, menuisier, à comple de la menuiserie qu'il a fait dans la sacristie de la chapelle JE Maty tn La en ne lee à MT AOON
80 juin -8 septembre : à luy, pour ses réparalions et ouvrages de menuiserie au chasteau (6 p.). 19164 6° 5°
7 avril : à luy, pour ouvrages de menuiserie faits à plusieurs endroits de la dépendance du chasteau de Murty (nes ANS AR Caen "et
8 septembre-15 décembre : à luy et Louis Niver, sur
leurs ouvrages de menuiserie pour les nouveaux basti- ENS CS pe AR UE di 19008 3 novembre : aud. Niver, sur ses réparations de menuiserie aud..chastene.s 1... 4 dits 18508 21 juillet : à luy, pour ouvrages de menuiserie faits pour plusieurs changemens aux apparlemens de Marly. es AA DT RDS date cs EU OI ONE UE 11 aoust-6 octobre : à Jaques Mirez, menuisier, pour ouvrages aux armoires du chasteau (3 p.)... 4831 15° 2h mars : à UrBain Payarr, menuisier, parfait payement de 12001, à quoy montent les croisées par luy faites dans le grand salon de Marly pour mettre la mu-
ne he a na NE Nr A Ut
Somme de ce chapitre... 16g4af 18° 5°
SERRURERIE
16 juin-°25 aoust : à Roserr Bourer et Azexis ForpRIN, serruriers, pour les ouvrages de ferrure qu'ils fournissent de neuf dans le chasteau de Marly et qu'ils rétablissent aux pavillons (4 p.)...... has da aille
21 juillet- 25 aoust : à eux, pour des barrières de fer pour mettre à la tête des allées de Marly pour empescher que les voitures n’y passent, et pour cinq grilles qu'ils ont nouvellement démolies et posées joignant les nouveaux murs faits pour agrandir led. pare (A p.).... SAR Die ali ce de Le dE D OO 0e
1® septembre-15 décembre : à eux, à compte des gros fers et ouvrages de serrurerie qu'ils fournissent. . . LR dl ne CE ae DT a date 200574 a° 4°
10 mars : à Gasrox Martin, serrurier, pour ses ouvrages de serrurerie à la sacristie de la chapelle de FR A Pa Ps none an AS ae DD
a juin-17 novembre : à Iuy, pour netloyement ct fourniture de ferrure au chasteau et aux pavillons (3 p.).
11 aoust : à luy, pour rétablissement de serrurerie et ferruré de 99 lanternes................ 190û 3°
15”décembre : à luy, sur la main-d'œuvre des grilles qu'il pose à vingt-une croisées des corps de garde.. 15ott
7 avril : à Joseps Rouicsé, serrurier, parfait payement de 23734, à-quoy montent les deux grilles de fer par luy faites et posées aux deux costez de la demielune de l'entrée de Marly du costé de Versailles. 1373h
Somme de ce chapitre... 25829 11° 9°
VITRERIE
10 mars-1” décembre : à Craune Cosser, vitrier, pour ses ouvrages de vitrerie au chasteau et pavillons de Marty 6Bépi). eu 4 tua ais bep 010!
8 septemb:e-1* décembre : à Jaques Lucas, plombier, parfait payement de 229658 livres et demie d’ouvrages de plomb, à 4of le milier, et 180 livres de soudure, à 10° la livre (7 p.)...........,. 92688 6° 0°
PAYÉ
17 mars : à Gronces Marcæanr, paveur, parfait payement de 23991" 1° 6°, à quoy montent ses ouvrages de pavé dans le parc et dépendances du chasteau de Mary CH TOO UUBR LOL. AN are ee OA 1 07
11 aoust-15 décembre : à Gizce Desriaux, paveur, à compte du pavé qu'il pose à la principale avenue de MARINA DA Pie ne NA ee ee 40
8 septembre-15 décembre : à Louis Renouzr, autie, sur ses ouvrages au nouveau chemin des Offices de Marly
ÉD ne an Re Un an te ON
Somme de ce chapitre... .. 10241 1° 64
PEINTURE
10 febvrier-2 juin : au nommé BeDau, peintre, pour le tableau qu’il a fait pour la chapelle de Marlv, représentant l'Annonciation (a p.)................ 35ot
22 seplembre-15 décembre : à Louis Poisson, peintre, à compte de ses ouvrages de peinture en verd aux cinq grilles joignant le mur de closture du dessus de Marly ÉD ie dti a ie DA Mb AC) des dé eur oi ON
aà febvrier : à luy, pour ouvrages de verny faits sur la menuiserie de la chapelle du chasteau...,.....,.. mot
2 4 mars : à Pierre Poisson, peintre, parfait payement de 14234 18° 9°, à quoy montent ses ouvrages de grosse peinture aux nouveaux pavillons et escuries de Marly en NO BHO OBS D Ma EE dodo: s:. 4 DS OT OÙ
30 juin : à luy et Damoisezer, pour deux tableaux qu'ils ont Hvrez, représentant des enfans avec des vases étdesdleunent im ne A Ai ON
11 aousl : à luy, pour avoir verny douze ormoires nouvellement posées dans les garde-robbes dud. chas- LR D PAC ET ELA EAN D RE ES ON DM POP E ANR ee D
1° décembre : à luy, sur ses ouvrages sur la meruiserie desd::hastimens.: 1h, Ride EX AO
30 juin-1* septembre : au nommé Rousseau, peintre, parfait payement de 38348h 8° h°, à quoy montent les ouvrages de peinture en perspective qu’il a faits à cinq pavillons et autres endroits du chasteau de Marly (4 p.). PAIN A OL EUR à MAR ON.S À
22 septembre : à luy, pour ouvrages de peinture faits
GG
aux altiques des six pavillons des deux ailes de Marly, du costé de Saint-Cyr......:.,...... 249a8K 15° 9°
11 aaust : à Guirtaume Desoziers, doreur, à compte de ses ouvrages de peinture et dorure aux deux chalohbes de: Marin sat tea nanas he ses OO
10 mars : à CnaizLor, peintre, parfail payement de 507 pour seize vazes qu’il a verni, façon de bronze, sur les piédestaux des perrons de Marly .......... 107
Somme de ce chapitre... .. 85454 a° 10°
SCULPTURE
29 séplembre : à GuisrauMe Grouaro, sculpleur, pouf avoir ragréé la sculpture des deux portes cochères du bas du parc de Marly que l'on a changées pour lés mettre dans l’allignement des murs....,..,.,,.,.,... 8ot
MARBRE
10 febvrier : à Huserr Missox, marbrier, pour la coquille de marbre qu’il a faite et posée dans la chapelle de Marly, pour y servir de bénilier.. ...,..,.,,.... 45f
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
13 janvier : à Jaques Dossy, voiturier, pour 33 grands tombereaux de fumier qu'il a livrez dans le parc de Marly pour mettre au pied des arbres verds qui y sont plantez, à raison de 34 par lombereau......,... Got
10 febvrier : à luy, pour sept grands tombereaux de fumier pour mettre au-dessus des regards où sont les robinets et soupapes pour les empescher de geler.. 211
27 janvier : à Pierre Varisse, ramonneur, pou: les cheminées qu’il a ramonnées et visitées dans le chasteau et dès OMoBie ea tnt 0 2 416829"
27 Jjanvier-11 aoust : à Tomas Virry, fontainier, pour charbon, cuillers, poesles et autres choses nécessaires pour les réparations des conduites de Marly (3 p.). 227 16° 6°
10 febvrier : à Josspn François, pour 150 gerbes de
paille longue pour garnir et couvrir la glace des deux glacières de Marly, à 7° la gerbe.,...,....,., 5at 10°
2h mars: au s° Paczois, greffier de l’Escritoire, pour 18 Jours qu'il a esté employé à travailler aux toisez des ouvrages de Marly en.1685.,,,.,.,,,,,,,,.. 198
Au s° Con, curé de Marly, pour le loyer de la maison occupée par le s° pe Rusé pendant une annéc échue le dernier janvibhé, ds ds ds Pac t00
19 may : à Jean Meusnier, laboureur, pour le loyer d'une chambre occupée par le s° ps Rusé, à Marly, pendant d'année 1 ÉBBIE US de Li A deus EBoN
30 juin : à Cuerris, vuidangeur, pour Vüidanges de ÉOSSES à LÉ EN AR DR ON SEA GE
21 juillet : au s° Homer, concierge du chasteau de MMarly, pour son dédommagement d’un espace de terrain qqu'il avoit ensemencé d’avoine et qui a esté gastéc à ceause du changement de la grille et du mur de closture ddu pare de Marly. rans chantait es HN
À Micuec Ferox, couvreur, pour vingl-huit couvertiures de nattes qu’il a fournies aux lieux communs du cthasteau et pavillons de Marly.....:...,,...,.
11 aoust: à Juzten Lonv, horloger, pour deux grands
ait
rcessorts d'acier qu’il a faits pour fortifier l'horloge de Marly et autres menus ouvrages......,....,,,.. 55f
À Nicocas 6 Namnwie, fondeur, pour trois cloches qqu'il a livrées, pesant 1853 livres, à 6 sous la livre, ayant ppris le mélail au magasin de Paris, y compris la voi- 11 aoust : à Pierre Bonvazzer, vuidangeur, pour Ja
LL ne A TNT CS M'ONT ES CCE RTS NI AE A ET
vruidange des lieux communs démolis derrière le pavillon dde la salle des gardes. ,,...:....,,..,. hot
A Louis GarniEr, jardinier, pout douze ratissoires,
ès
ddeux douzaines dé ratteaux à dents de fer et autres meh5A
25 aoust : à Jean-Baprisré Crosniër, pôur 272 thoises
nnués fourniturés. ...
ob ode te u de 6 © 6 © à
ccourantes de plancher qu'il a livrées au magasin, à 10° 1361 10°
À Jaoues Mercier, voiturier, pour neuf voitures à
Ida‘thoise. ,
dede dede de de do +
qquaire chevaux pour amenér des establies, de Saint-Gernmain à Marly, pour faire les changemens de la menuiserie dMchasteaus: ins ai ape hs deu ee done : Nas dot
20 octobre : à Hermn, potier d’estain, pour une fonttaine, cuvelte el deux petits robinets pour la sacristie dde Marly, 6m. 108934404226... 400!
À. Cuanvenrier, laboureur, pour 200 perches 76 pieds dd’ados des plants du dessus de Marly ...... 30 a° 34
3 novembre : à Lanczois, cordier, pour cordages, sseaux, pelles, hottes et clouds qu'il a livré au magasin dde Marly....... 289h 8°
17 novembre : à Denis Marcnance, épinglier, pour
CCR
rreste de 1511 19° pour avoir livré et mis en œuvre les tireillages de fil de fer aux deux nouvelles grilles posées jjoignant le mur de closture du parc........ 127 19°
1° décembre : à Drocuer Bocuerow, pour son payenment du bois qu'il a abattu dans le parc pour faire la pplace du bastiment où est le magasin et autres endroits. . 58# À pe LA Rue, dessinateur, pour menues dépenses, 30h
dns se dents to sr ones ete te
Somme de ce chapitre. .,.. 2319ût 5° 9°
GAGES ET ENTRETEÉNEMENS DU GHASTEAU DE MARLY
13 janvier-1® décembre : à Cuañes GranpPré, employé à faire dilligenter les amas de recoupes que l’on fait sur le port de Marly, pour ses gages de onze mois, à 45 par mois (141 p).4..4., 44440267 1068
8 septembre-1" décembre : à Fézix GranpPré, employé à prendre garde à la maçonnerie de l'aqueduc dans la grande rigolle au dessous du belvédère, depuis le 20 juillet jusqu’à fin novembre (3 p.).....,., 130
13 janvier-21 juillet : à Jean Boureuiexon, employé au magasin de Marly, pour ses gages de novembre, décembre 1685, avril, may et juin dernier (2 p.). 165
27 janvier - 20 octobre : à Taowas Vitry, fontainier, ayant l’entretenement des fontaines de Marly, pour ses gages à cause dud. entretenement pendant le dernier quartier de 1685 et les trois premiers de 1686 (4 p.). PC BE NE M ON A PL UN Eu de RUES A do 2
27 janvier-20 octobre : à Louis Garnier, jardinier, ayant l’entrelenement du jardin de Marly, pour ses gages td CHBE NS ES ET NS Sr Neon
10 mars-17 novembre : à Gasron ArNauDin, employé à prendre garde aux transports de terre que l’on fait dans le 3° réservoir du dessus de Marly, pour ses appointemens de décembre 1685 et de janvier à octobre 1686; à A5 par mois (4 p.)..:..,...,,4,.. 408"
10 mars=8 seplembre : à Marnigu Rousses, inspecteur employé pour l’exaussement de la chaussée de l’estang du Trou-d’Enfer, de décembre à aoust, à 45 par mois (LUE A PARA ER RER AR SA AO RO À
21 juillet : à Awroine Lescuier, employé à faire une carte, pour ses gages de décembre et de janvier. aoott
6 octobre : à luy, employé à donner des allignemens et des niveaux dans le parc de Marly, pour sés appointemens du 15 juin au dernier septembre suivant, à 100 par mois, 45 ne ti dial 40)
8 seplembre=17 novembre : à Cuewitrs !, sergent de la compagnie de Vacrer, employé à faire le mémoire des ouvriers qui enlèvent des Lerres, en aoust, septembre, octobre et la moitié de novembre (3 p.)....... 1064
22 septembre : à Jean Créanr, inspecteur, pour ses gages de may, juin, juillet et aoust, à raison de 50# par MOTS SE die de SE A M EMA dde Eh culs 00
20 octobre : à Larrÿ, sergent de la compagnie de La Ganide, pour avoir compté et pris garde au délachement de 200 hommes qui ont travaillé aux terrasses pendant le ions. de sepleme ie ven ece Padnee nn er 00
1 Ou Cet,
1* décembre : à Lawneau, dit La Bonnière, pour un mois et demi qu’il a esté employé, ,....,.,.... 454
Somme de ce chapitre.....:..,.., 419764
OUVRIERS À JOURNÉES
13 Janvier-15 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à labourer les plattes bandes et faire d’autres ouvrâges à Marly (26 p.)............., 47oG6K 19° 6%
16 juin : à ceux qui ont travaillé à la journée à faire plusieurs changemens dans les appartemens du premier estage du chasteau. ..,...,.,.....,.. 203 15° 9°
21 juillet : aux peintres et menuisiers à journée pour avoir restably la peinture et menuiserie dud. chasteau. .
RE AN DAS à SD AE MR ARS EAN Cat SE Se Te
FONTAINÈBLEAU.
MACÇONNERIE,
20 janviet-8 décembre : à Nicocas Varix et Maruunix Hansanr, entrepreneurs, à compte de leurs ouvrages CAD pi hop radar rad Ti dan OU!
3 febvrier- 36 may : à CLemenr et Penrauzr, en trepreneurs, à compte de leurs ouvrages de maçonnerie pour la Surintendance des Bastimens (a p.)........ 8oot
10 mars : aux nommez Paury, Bonner et Hansan, entrepreneurs, sur les murs de closture des sept parquets des environs de Fontainebleau. .............. 6ooï
16 juillet-3 novembre : à Trocuer, carrier, à compte des roches qu'il fend dans les routtes faites pour la commodité de la chasse dans la forest (3 p.)....... 9250oû
20 janvier-20 novembre : aux nommez Paurx el Bruxezer, entrepreneurs, à comple de l’aqueduc pour conduire les eaux depuis le chemin de Paris jusque derrière la Coudre à Fontainebleau (11 p.)...... 2600t
3 febvrier- 8 décembre : à Gavurier et consors, entrepreneurs, sur leurs provisions de matériaux pour le revestement du réservoir d’Avon ct de deux bassins de fontaines de la Prairie (14 p.).....:.....,... 75ooù
Somme de ce chapitre. ......., 1695ott
CHARPENTERIE
20 janvier- 30 octobre : au nommé Morrizcon, charpentier, à compte de ses ouvrages à la Surintendance de Fontainebleau (19 p.)..:::..1.......... 575ot
19 avril : à Bennurier, charpentier, à compte de ses ouvrages de charpenterie pour l’augmentation des escuries
el remises de carrosse de l’hostel du Mayne, à Fontaine- 8oof
10 mars : à CLaune Garsau, charpentier de batteau,
À ELA AE NPD LUE AGREE D ER RNR RR O EP OA R E TR
pour un batteau qu'il a fait et pour en avoir racommodé
de petits sur l’estang de Fontainebleau en 1685 ......
38ot 10°
20 septembre : à Pierre pe Lonce, pour ouvrages de
sense nt st
charpenterie pour la construction du baffroi de l’église et paroisse de Fontainebleau. ..........,.... 100%
26 may : à Manor, charpentier, à compte des potteaux qu'il met pour marquer l'entrée des roultes faites dans la forest de Fontainebleau pour la commodité des chasses... Hvloott
esse eee ee
Somme de ce chapitre ....... 743of 10°
COUVERTURE
20 janvier-26 may : à la veuve Gnocxer, couvreur, sur ses ouvrages de la Surintendance et en divers endroits du Chasteau (pi) RES RL U LU, 240001
20 octobre : à Jean CuarLor, couvreur, sur les réparations de couverture de paille aux escuries de Monseigueur et autres endroits de Fontainebleau. ..... 100f
Somme de ce chapitre......... 1100
MENUISERIE
3 febvrier-S8 décembre : au nommé Saurer, menui-
compte des ouvrages qu'il fait aud, chasteau 6350t
sier,
SERRURERIE
10 mars-8 décembre : à la veuve Rossiewoz, serrürier, à comple de ses ouvrages en divers endroits OR RS a M ni es SO 6 octobre : à Bexoisr, autre, sur ses ouvrages dans les dépendances dudit chasteau. . . 100
ss reves.
31 mars- 3 novembre : aux nommez La Bure, Vazentin et consors, serruriers, sur leurs ouvrages an chasteau et à la Surintendance (4 p.)............... 4900
16 juillet : à eux, sur leurs ouvrages à l'appartement de: Mrs Muirtenon à 14124 es a aoû
10 mars : à lad. veuve Rossienoz, parfait payement de 24914 19° 4° à quoy montent ses ouvrages de ser-
rurerie aud. chasteau en 1683......... 9214 19° 4°
Somme de ce chapitre. .... 3271 19° h4
VITRERIE
6 octobre : au mommé Tisseranr, vitrier, à compte de ses ouvrages en divers endroits du chasteau..... 200f
raie
PLOMBERIE
18 septembre : à la veuve Girarp, plombier, à compte de ses ouvrages en divers endroits du chasteau... aoott
PAVÉ
20 janvier-6 octobre : à la veuve du nommé Ducuemix, paveur, à compte du pavé qu'il a fait fendre pour la descente du chemin de Chaïlly du costé de Fontainebleau et sur ses ouvrages en divers endroits el à la Surinfeñdance.{ 10 ptites isa. Banott
10 mars : à elle, parfait payement de 27634 4° 6° pour ses ouvrages de 1683............ 1a13H 4° 6°
Somme de ce chapitre..... AR63K 4° 6°
PEINTURE ET DORURE
18 juin : au nommé Dusois, peintre, sur ses ouvrages en divers endroits du chasteau.............. 1Dof 18 aoust-8 septembre : à luy, sur ses ouvrages à Pappartement de M° pe Marnrexox (2 p.)..... goof
Somme de ce chapitre. ....
SCULPTURE
30 juin-18 aoust : au nommé Laranpr, à compte de ses ouvrages de sculpture dans l’appartement de M°° pe
ne
Mainrenon (4 p.)......
FOUILLES DE TERRE
10 mars-19 may : à MarcuanD, terrassier, pour Îles labours qu'il a faits dans les onze parquets, sur les bords,
19 may-20 octobre : à luy, pour les lerres qu'il a
et ez environs de Fontainebleau (2 p.)........
labourées et semées en bled sarrazin dans lesd. onze 3190 3°
31 mars-8 décembre : à Fournier, terrassier, à compte
parquets (2 p.)........................
des fouilles de terre qu’il fait pour l’aqueduc par sous terre proche le regard de la Magdelaine, prez Fontaine-
20 janvier- 8 décembre : aux nommez Grixcor et Si-
Blé (16 peur, este.
mon, terrassiers, à comple des fouilles de terre qu'ils font pour la recherche des eaux, depuis Samois jusqu’à la Magdelaine, pour Fontainebleau (17 p.).... 630of
20 janvier-10 mars : aux nommés GAUTIER, BervarD Taicrarp el consors, terrassiers, parfait payement de 33721, à quoy monte le petit plant de chesne qu'il a arraché dans KR forest de Fontainebleau et porté dans l'enceinte de lad. forest (a p.).......... g7of 3°
18 juin-8 décembre : à Tarzzarp, Simon et consors,
NICE TE EI
autres, sur le labour qu'ils font au petit plant de chesne dans l’enceinte des palis de lad. forest (11 p.).. 6100
24 febvrier-26 may : à Dupoxr et consors, terrassiers, pour les rigolles qu’ils ont fait ouvrir sur la chaussée de l’estang du chasteau, des terres usées en provenant qu'ils font mener aux champs, et des bonnes terres qu’ils font rapporter dans icelles pour planter les ormes (3 p:).... RL RE LP SR
18 juin-3 novembre : au nommé Hovez, terrassier, sur les fouilles el transports de terre qu’il fait pour la descente du chemin de Chailly, du costé de Fontainebleau RS A A Ce M A
23 juin-20 octobre : à luy sur idem, el pour le réservoir de la Charité d’Avon (9 p.)....:.,..,., 1730ot
15 avnil=924 décembre : à Cuaszs et Mercier, sur les labours et serfouetages qu’ils font à la pépinière et aux petits plants de chesne dans l'enceinte des palis de la forest (Spel..sru.o dents diese 190 0f
18 juin-8 septembre : à Guiccemer el consors, ter rassiers, sur les premiers labours qu'ils ont fait aux petits plants dans les carrez du parc (a p.)........... got
Somme de ce chapitre... a4635K 16° 7°
CARRIERS
30 janvier : au notumé Rarrsau, carrier, à compte des roches qu'il fend dans la route de Chaïlly, à l'endroit-dir Dora era a Rule «1 TOUT
4 febvrier-31 mars : à Desronces, carrier, à compte des roches qu'il fend dans la roulte du bois Bréau pour l'ouverture de lad. route (9 p.)....:,:.....,., 2ooû
Somme de ce chapitre. .,...,.,. 8oo
ENTRÉTENEMÆENS DE FONTAINÉBLÉAU ET GRATIFFICATIONS: 20 janvier*16 juillet : à Pierre Hawow, ayant l’entretenement des travées qui enferment Îles sept parquets des plaines des environs de Fontainebleau, pour ses gages des six derniers mois de 1685 et des six premiers de FOBO (9 pi) das cd date ea UE AO 20 janvier- 25 aoust : aux nommés Baxnon et Hamow, ayant l’entretenement des routles faites pour la comodité de la chasse dans la forest, pour une année de gages (a pepe ae da eRebee DNS à di 43 ON 20 janvier : à Nicocas Van, par gratification, en considération du voyage qu'il a fait de Fontainebleau à Versailles, et pour son séjour ct retour .,....,. 1104 27 octobre : à luy, par gratification, en considération des soins qu’il prend des eaux de Fontainebleau. 300 16 juillet : à Jean Resouns, dit La Brie, garde des
palis de lad. forest, pour ses gages d’une année échue LCA A 1112 AN LAN ADI CAE PEN APRES US ARS ER Là
a7 octobre : à Maruurin Hansa, par gratification, en considération de ce qu’il a esté prendre la mesure des arches des ponts de Melun et Corbeil, et en avoir dessiné 1e) PORIEUN EE ER 0 RUN LS NN 668
Somme de ce chapitre... ,.:.,., 1336
JOURNÉES D'OUVRIERS
3 febvrier-8 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à la journée en divers endroits du chasteau et parc depuis le 28 décembre 1685 jusqu’au 30 novembre 1686 (ee pa Se D ARE ea tn va 0900418" 107
34 febvrier : à Pigrne Hamon et Nicoras Gover, parfait payement de 984# 11° 6° à quoy montent les chaperons de bruyère qu’ils ont fait sur les murs des parquets des environs de Fontainebleau, et autres ouvrages. se ON RD CE à LT VO TE t1 0
15 avril : aud. Hawow, parfait payement de 203 3° 10° pour 165 septiers sept hoisseaux de gland, qu’il a fourni dans lenceinte des palis de la forest pour regarnir les 534 3° 10°
18 septembre-8 décembre : à luy, à compile des
plantz Séoéitss os here bee e à
routtes qu'il a fait peller, nettoyer et dresser, sçavoir, l’une dans le bois Bréau, sur le chemin de Chaïiy, et l’autre au bas de la descente dudit chemin du costé de Fontainebleau , et des Lerres qu'il fait coupper en quelques endroits des routtes faite dans lad, forest pour la commodité de la chasse (a p.):...:....:..,..., 3oot
6 octobre : à eux, sur le netloyement des cours et f0SS62 Au Chasleauie te. A de D SOON
10 mars : à Maraurin Ticé, charon, parfait payement de 262f 11° pour ouvrages de charonnage par luy faits en divers endroits du chastean. ..,.., 1691 11°
15 avril : à Roserr TaiLzanD, Simox et consors, parfait payement de 1062af 17° à quoy montent les terres plantées en gland et petit plant de chesne qu’ils ont labourées et façonnées dans l'enceinte desd. palis. . .... D DATE SUD ON ein ein LADA ae Cas EG DAN DSANIET"
Aud. Tarcard, parfait payement de 406 pour 331 septiers 3 boisseaux et demi de gland fourni dans l'enceinte des palis, à a4° 6° le seplier. .....,, 156
Aux habitans de Fontainebleau, pour le payement des terres qu’ils ont ensemencées aux environs de Fontaine bleau en 1684 et recueillies en 1685,..,, 164 8° 6°
26 may : à Cuase, Hamon et Mercier, parfait payement de 24ahit 10° à quoy montent les terres plantées
en gland par eux labourées et façonnées dans l'enceinte déspalis de la forest. 25.00 Un ti ER 4 0°
25 aoust : à BizLauDez, arpenteur, à compte des journées qu'il a employé tant à thoiser les routtes faites pour la chasse dans la forest et autres ouvrages faits dans icelle que pour les thoisez qu’il a fait des ouvrages de M prairie el ŒMIPANGI LS V2 Lau: Leisure MOON
À La Sauce, garde des onze parquels, pour le bled qu’il a porté auxd. parquets pour nourrir les perdrix et faisans pendant une année finie le dernier febvrier der- AS M RAS DRM ME AR RE RAS A EAU a Nr NAT
22 décembre : à M. le marquis pe Sar-Herem, pour son remboursement des dépenses extraordinaires qu'il a faites aux onze parquets des environs de Fontaine-
bléauis SLR ER RE TR LS ee OBON do"
Somme de ce chapitre... 315at 11° 104
CHASTEAU DE CHAMBORD
MAÇONNERIE
12 mars : au nommé CLÉWENT, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il a faits avec Mocquor aud: Chaseen 0 D SC RAM RE ASIE STE O ON
h aoust-18 septembre : à Jaques Haserr laisné, Jaques Hassrer le jeune et Jaquer, entrepreneurs, à compte des provisions de matériaux qu’ils font pour ae a D AS nt ee ds deu b des 5 4 DOOUN
L aoust : à‘Ausin et Duszanc, sur les provisions de DAT AUTANT A Re RS PR PNG GE
h aoust-8 décembre : au nommé Lacnan, maçon, sur ses ouvrages pour les réparations du chasteau et des murs du parc de Chambord (a p.)........... 3ooû
Somme de ce chapitre... ........ 7hoot
CHARPENTERIE
30,juin : à Pierre Ragy, charpentier, parfait payement de 5886 à quoy montent les ouvrages de charpenterie par luy faits pour les réparations dud, chasteau CR MOD RE er es di D OON
10 novembre : au nommé Besnier et à la veuve Rasy, charpenliers, à compte des réparations de charpenterie faites au chasteau et aux palis des faisanderies dé ChaMPord ee ARS Nr RE D GON
Somme de ce chapitre....,..... 2486h
\ COUVERTURE
28 juillet ;: à Vazenrix Tesnier, couvreur, parfait payc-
ment de 478 pour ouvrages de couverture et réparations par luy faites aud. chasteau de Chambord, .,... 98
MENUISERIE
7 juillet : à René Bonner, menuisier, parfait payement de 3533 à quoy montent ses ouvrages de menuiserie pour les réparations dud. chasteau en 1685..... Dis RE ae de M NN ARTS... 40498
28 juillet : à Benoisr, auire, parfait payement de 798# pour réparalions aud. chasteau en 1685......., 98h
Somme de ce chapitre. ......... 1681
SERRURERIE
16 juillet : à Bravsouax, serrurier, parfait payement de 13611 18° à quoy montent les ouvrages de serrurerie faits pour les réparations du chasteau de Chambord en 1000: 5 21e en Ne at An Se f;4e
10 novembre : à luy, sur les réparations dud. chas- DT REIE DROR ES OR ARR UARE PARRA ESS UNS RE
L aoust : au nommé Cuvicuier, serrurier, sur ses ouvrages à la tour de la chapelle et à l’aisle joignant à Chambord 2e ere NE tro ot
Somme de ce chapitre........ 661 18°
PAVÉ
28 juillet : à Raymonn Pormeuorze, paveur, pour réparations de pavé au chasteau de Chambord en 1685. bel 6 Red AE De NU NEO 0
PEINTURE
28 juillet : au nommé pu Rincé, peintre, parfait payement de 245% 16° 6° pour ouvrages d'impression de peinture faits au chasteau en 1685....... 95K 16°6°
ENTRETENEMENS ET MENUES DÉPENSES DE CHAMBORD
10 mars : aux héritiers Mocquor, entrepreneurs, pour l'entretien de la maçonnerie du chasteau en 1685. dE A RE ER ER à LS tard ON
À Rasy, charpentier, pour entretien de la charpenterie en ne ot Vies ie diurne DODU
À Tesnier, couvreur, pour la couverture idem. 36of
À PorremoLLE, paveur, pour avoir entretenu le pavé HAN PL AN RE er meme cure à GOUT
A Bonxer, menuisier, pour la menuiserie. .... 147"
À Bavsouax, serrurier, pour la serrurerie... .. 150
À Mancnann et Trinquarr, vitriers, pour la vitrerie..
A EE STE A ON RE AE LE AO O
10 mars-16 juillet : BeLzeronn, concierge dud.
chasteau, pour l'entretien du frottage des parquets et nettoyement dud. chasteau en 1685 (2 p.)..... 61ot 10 mars : à luy, pour avoir eu soin de l’horloge.. RE CR En M ne due A Ausd. héritiers Mocquor, pour le nettoyement que led. Mocaquor a fait des allées de la canardière.. ..... 48 28 juillet : à Guimonr, ballancier, pour réparations faites au poids du Roy à Chambord en 1685.... 281 À Jaques Couarre, parfait payement de 575#, à quoy montent les bois de lits par luy faits pour les cantines dede... SUR de de Se ST Au s° Descopers, commis au controlle de Chambord, parfait payement de 630%, à quoy montent les menues dépenses par luy faites en 1685.............. PEAU
Somme de ce chapitre........ 9 at
MAÇONNERIE
3 mars-o juin : à Jean DE La Rue, entrepreneur, à compte de ses ouvrages aux forges et magasins de la machine proche Marly (7 p.)............... 3100 31 mars-8 décembre : à luy sur ses ouvrages et pavemens sur la digue (11 p.).-............. 475ot 3 mars-8 décembre : à Jean Fay, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie aux murs de closture de la machine de la chaussée (20 p.).......... .. 5loot 17 mars-15 avril : à Jean Frane et Jean Bercy de Vienne, carriers, à compte des moilons qu’ils ont livrez à la machine en 1683 (a p.)+.............. Goott 18 septembre : à eux, sur les moïlons livrez dans les isles Gautier et la Loge. ....... HAS Era Boot 1° septembre-29 décembre : aud. Franz, parfait payement des cailloux et moilons qu’il a livrés vers Be- 2008 (TP re ne Ram ie sir a07A got 17 mars-18 septembre : à Anrnoixe Hémowr, carrier, parfait payement de 4o45f 9° 8*, à quoy montent les cailloux et moïlons livrez dans la bresche de la petite digue de l’isle la Chaussée (8 p.)....... 1495K 7° 8° 1* septembre : à luy, sur le rempiètement des terres de l'isle Gauthier........... Rae . boott 16 oclobre-24 novembre : à luy, sur les terres qu’il enlève pour garnir devant la digue de Chatou (3 p.).. RP SPAS ERA NS UOLONES def 28 avril : à Jean Barzy et Louis Rocner, entrepreneurs, à compte de leurs ouvrages aux aqueducs de la tour. de: la made: ii use, Lo AO 17 fébvrier-8 décembre : à Léonnann Lamoureux,
pour les ouvrages de pavé de la digue qui sépare l’isle Gaulier et l’isle de la Chaussée (8 p.)... 376% 17° 64 26 may : à Nicocas Porter, carrier, pour 700 de moïlon pour les tranchées au dessous du réservoir à HR COBLE cr cote ci da Rae DEN MERE 1264 À Jaoues Leresvre, carrier, pour 300 1/4 de moïlon qu’il a livré dans la digue basse joignant l’isle la Loge. ares Had ot Nanl ae DNS RUE à GE TO!
7 juillet : à Louis Crosnier, pour le moilon qu'il a livré à la rampe derrière les Coursières et ailleurs... . PE CD Ma IR A AE ARS SE Ge RE 39h 5° 18 aoust : à Jean Frape, pour les cailloux qu'il a fourni pour l’exaussement des digues de Chatou et vers Desonss ei vi VOA RCE UNE AU
Somme de ce chapitre. ..,.. 20954 5° 6%
OUVRAGES DE TERRASSES
27 octobre-10 novembre : à Jaques CuarEau, terrassier, parfait payement de 2691 8°, à quoy montent les enlèvemens de terre pour rehausser les affaissemens qui bouchent les digues de Croissy et la Morue (2 p.).... Ps LUR PROS OA ES due tenir Hire 269 8°
8 décembre : à luy, pour les terres qu’il a enlevées pour la construction d’une digue sur lisle la Loge, deux puits qu'il a remplis dans l’isle la Chaussée et autres ouvrages. .......... AR PRE 1898 13° A
6 janvier-19 may : à Josse Depaurre et consors, pour les terres qu’ils enlèvent pour recharger la terrasse autour du réservoir de Louveliennes (9 p.).. 3445 10°
26 may-23 juin : à eux, pour l'enlèvement des terres au dessous du réservoir à mi-coste (3 p.)..... Re EE ee PRO NE AU PU CEE Rreeree 7u3N 11° 8°
2/4 novembre-922 décembre . à eux, sur les terres qu'ils enlèvent pour remplir des rampes et eslargir la terrasse du réservoir de Louvetiennes (3 p.).... 550
28 avril-2 juin : à Nicocas Cuerris, pour les terres qu’il enlève pour applanir le chemin de la descente le long de la closture de la machine de la Chaussée, du costé drama CRU EN as ass 1374 16°
23 juin : à luy, à compte des rigolles qu'il a fait audessous de la tour de pierre de la machine de la Chaussée pour l'écoulement des eaux. ....... AE TU 5ott
21 juillet-18 aoust : à luy pour les transports de terre pour boucher la digue du canal entre l'isle Gautier et l'isle la Chaussée (3 p.).......... .... 264% 19°
18-29 septembre : à luy pour les terres qu’il enlève provenant des fondations et immondices des puisards et nettoyemens qu'il fait aux aqueducs de Bougival Caps 1308 07:87
IMPRIMERIE NATIONALE
27 octobre-24 novembre : à luy, pouriles terres .qu'il a portées dans le réservoir de Louvetiennes pour conroyer (9 pih Me MTL MR Re AN. 2. LE S68NS" 6 janvier : à luy, pour les terres qu’il a enlevées sous les grands chevalets près le grand puisard de la machine et autres endroits. .... SUR SNA Uet 221" 17 febvrier : à luy, pour les nettoyemens qu'il a fait sous les grands chevallets et aux rigolles qui reçoivent les eaux des tuiaux depuis le haut de la montagne jusquid LAN RE AURA LS Es eee À François Bara, pour 110 thoises de long de rigolles qu’il a fait pour la décharge des eaux du réservoir à ML COS... 24 UE. NÉE AT SD AON À Benraeceur DE La Roue et Jean Porier, pour 300 de moïlon qu'ils ont fourni pour lad. rigolle, à 20 le CET RAIN St Rene te nd re ST ON À Tuowas Encurann, pour les terres qu'il a enlevées proche le corps de garde de la tour de pierre et ailleurs. ES Le PAR RE SE EE 23 juin : à Ursaix Tourner, pour terres qu'il a enlevées et maçonnerie qu'il a faite pour la jonction des pierrées au bas du réservoir. ...... sssssss 4940" 21 juillet : à luy, pour les terres qu'il a enlevées pour boucher la digue de Croissy et autres ouvrages... k-18 aoust : à luy, pour terres qu'il a enlevées pour aplanir dans le réservoir de Louvetiennes, à 50° la thoise CARPE EC PE MATE EUR DORE ange LP 29 seplembre : à luy, pour terres qu'il a répallées et enlevées sur le bord de la rivière devant le magasin... SE de ea PUR As Re as get ete L aoust-18 septembre : à Jean Cnawoine, pour terres qu'il a enlevées pour aplanir le fond de Louvetiennes et pour aplanir le chemin, à 50° la thoise (3 p.). 4684
Somme de ce chapitre ...... 7547t#t 19°
CHARPENTERIE
3 febvrier : à Raouz De Pierre, dit La Porte, et Jeax- Jacques Auserr, charpentiers, à compte des bois qu'ils ont employez pour la construction de la machine de la Mvbré de Beynes: iii un eh, WU GLA AS boott
17 febvrier-16 octobre : aud. Laporte, à compte de l'entretien des charpentes de la machine (8 p.). 8500
31 mars-8 décembre : à luy, sur les bois qu'il fournit pour le rehaussement et augmentation des digues de Chatou et de Bezons (14 p.).............. 20500
9 juin : à La Ponre, Jean-Jaques Auger et Jean Sraxxe pu Powr, sur leurs ouvrages de charpentcerie aux digues de Chatou et sur les isles...,......... Book
18 septembre-22 décembre : àCLaune Gare, pour les planches, madriers et sciages qu'il fait dans les bois du Roy qui sont de provision à la machine (3 p.)..... SU veto tes nement teens 2: 10000
47 febvrier : à Nicoras Roussez, parfait payement de 35e pour les charpentes qu’il a relevées et abaissées aux grands et petits chevalets de la machine... .. 1304
28 juin : à Esrienxe et Nicocas Porrier, pour bois d’aune qu’ils ont livré pour faire des moulins à chappe- Ia a machine: 0 a I PL 0 on
A Nicoras Prouvais, parfait payement de 549 4°, à quoy montent les sciages par luy faits pour les embraseures et courbes de lad. machine. ......... 199 4°
23 juin : au s' Renrier, pour bois d’aune livré pour MON D IRD PS SAM MMA ets ec or MONO
Au s° pe Lépreviz, pour bois d’aune idem. ot 2° 6°
Aux Religieux de l’abbaye de Joyenval, pour 116 solives de bois pris dans leur parc pour les {ravaux de la fachine.: 231, RAT DER RAT Re Re 301 19°
7 juillet : à Caouer, charpentier, pour boïs livrez pour FO ER PAR EEE SAN RAR h58# 14°
A Préaux, marchand de bois, pour courbes livrées pour idem........ PRES AT PAR PRE He roman
À Simon, charpentier, pour une pièce de bois courbe. ITA RES A AURA RS eRT RUE 634 18°
18 aoust : aud. Prouvais, pour bois de sciage qu'il a fait, avec des bois appartenant au Roy, pour faire des madriers pour les testes des baches et autres menus ouee RS PS CSS PA 100 00
18 septembre : à Guizzaume Créan, pour planches de bois de sapin fournies à la machine.....,::, 30 14°
2h novembre : à Jeax Ducuemix et consors, parfait payement de 17594 10°, à quoy, montent 602 aubes el 28 solives 1/2 de bois livrez pour la machine. 559 10°
6 janvier-17 febvrier : à Marmieu. Guerreau et consors, charpentiers, pour les bois qu'ils ont façonnez pour faire des croix et varlels pour la machine (2 p.)...... dl. dE dt gluné 25 dames audi on. iQ 18"
Somme de ce chapitre. ... 3ahoaoû 14° 91
COUVERTURE
19 may-22 décembre : à Esriexxe Yvon, couvreur, à compte des couvertures d’ardoises qu'il a faites aux magasins, forges, fonderie et portes de closture de la adhige (nie Ed de ei Ml it à 2 Los too!
MENUISERIE
31 mars-91 aoust : à Micmez Durois, menuisier, à
compte de ses ouvrages de menuiserie aux portes et croisées des bastimens de Ja machine (5 p.)...... 1150 7 juillet-18 septembre : à Ecizagera Berrow, veuve Lavier, menuisier, sur ses ouvrages au pavillon de la machine (3 p.).......................... 900 18 septembre : à Giices Massa, menuisier, parfait
payement de 3611 2° 8%, à quoy montent les portes de
sortie qu’il fait aux clostures, aux deux logemens des suisses, dans les puisards et autrés endroits de la machine uemiire. SAN POINTE EU
Somme de ce chapitre. .... a191# 9° 84 -
SERRURERIE ET OUVRAGÈES DE FER
9 juin-24 novembre : à Jeax-Barnisre Boiceau et consors, à compte de la 10° et 11° chaisne des grands chevalets de la machine (7 p.)............. . A5oott
3 mars : à Jean Convieux, dit Boursonnois, serrurier, à compte des fers qu'il a livrez pour les petits bastimens de la tour et de la porte de Louvetiennes .......: 4ot
Q juin : à luy, sur les fers pour les moulins à cha-
DR en aie ee Na bu LA Me ee ont"
23 juin-16 juillet : à luy, pour, avec ce qu’il a déjà reçeu et 6934 18° 6° qui luy sont déduits pour ferrailles qui luy ont été livrées du magasin, faire le parfait payement de 12754 14°, à quoy montent ses ouvrages de serrurerie à la machine (a p.)....:...:... 191#415° 6°
17 mars-9 juin : à Josepa Rouizcé, serrurier, sur les fers qu'il a livrez pour les magasins, forge et fonderie de latmachine (8 pl... Je La ce HMDODOI
7 juillet-2A novembre : à luy, sur les ferrures qu’il fait aux portes et croisées de lad. machine (3 p.)..… 45ott
3 mars : à François Micuez, serrurier, pour les ébauchoirs, terrières et coignées livrées pour la machine. 484
9 juin : à Craune Monracne, serrurier, pour, avec ce
qu'il a reçeu et A3AN qui luy sont déduits pour fers qu'il a eus du magasin, faire le parfait payement de 6384 6° 9!, à quoy montent les fers en boulons qu’il a fournis. . :.. on nn Re MAR dem ve de: dt à 0
18 aousl: à la veuve Gizes Monracwe, pour un cent de vis qu’elle à livrées pour le racordement des tuiaux dé Ta Machine, à DIMM eee dieser Ur ADE
18 septembre : à Pierre Daizzy, pour, avec 194 13° qu'il a reçeu en ferrailles du magasin, faire 1684 15°; à quoy montent 56 muids 1/4 de-charbon qu'il a livré pour les ouvrages, à 3# le muid..........: 1494 0°
26 may-8 décembre : à Auwgroise Darcue, parfait payement de 5600 8° pour les fers en barre qu’il a livrés pour la machine (3 p.)........... 1100 8°
7 juillet : à François Nos, serrurier, à compte des
fers d’équipages des puisards qu'il a livrez à la ma- CRANEs secs ou uen UOTE Po RO 17 febvrier-19 may : à Jean Pnousr, parfait payement des cuirs, manivelles et autres fers acheptez à Liège pour lad. machine (3 p.)......... 24974 9° 6 21 juillet : à luy, pour 28 cuirs forts et 5a thoises de chaishe qu’il a acheptez à Liège pour idem... 8554 5° 3 febvrier- 22 décembre : à Gærarp Loncuer, forgeron, à compte des manivelles pour la machine (6 p.)... EU de BU Sd 0 Me ere. ds 2 2 AS OON 3 febvrier- 22 décembre : à Jaques Loneuer, forgeron, à compte des manivelles idem (5 p.)......... 2000 17 mars-23 juin : à CLaune Jean, serrurier, pour cinq vis de bandages pour la machine, sous déduction de 108 pour un millier de vieilles tuiles (2 p.)...... 8ott 17 mars-8 décembre : à Acexis Forprin et Rogerr Bourer, serruriers, à compte des fers d’équipages pour 1Amatine (4 ph Rrade nn Let, 600ott 17 Mars-19 may : à François Pasquier, serrurier, pour les vis d'assemblage par luy livrées pour les racordeméns des puisards sur la rivière de Seyne... .. A4ott 18 septembre : à Pierre Norrer, à compte des clouds qu'il a livrez pendant l’année pour les vannes des charpentes des isles et ailleurs. .... da RE re 5oott 17 mars : à Pierre Menorr et Denis Nommer, sur les fers de chevrôn pour les ballanciers dela machine. 50ott 31 mars-8 décembre : à eux, sur la deuxième chaisne des grands chevalets (13 p.).............. 13000ft 17 febvrier-15 avril : à Nicocas Cucu, serrurier, à compte des échantignolles, chevilles, vis et équipages de soupapes qu’il a livrez pour la machine (4 p.)... UE PR A CET MT D CPE 55ott 3 febvrier-22 décembre : à Vincexr Monrez et Pui- Lippes Rexaurr, serruriers, pour l’entretenement des ouvrages de fer de la machine pendant la présente année CR A PERS Ne Là AE 10000 17 febvrier-18 septembre : à Vincexr More, à compte des fers qu’il a livrez aux 1° et 2° équipages dans le grand puisadrd (H6pe) eee M este 4 nee cer TAN 18 aoust-8 décembre : à luy, pour, avec 2028 17° 6* en ferrailles du magasin qu’il a reçeu, faire le parfait payement de 2075 9° 6°, à quoy montent les fers d’augmentation livrez aux brins des charpentes des grands che- COR DES Se OR aa eee à hate . 1872 12° 17 febvrier-8 décembre : à Puaicipes Renauzr, pour les fers qu’il a livrez par augmentation pour la machine LRO DAT N ES LIEN LUE à VON UD AU RO ROUE LION 507 60 17 febvrier-15 avril: à Nicocas Dezeusrres, serrurier,
à compte de la septième chaisne des petits chevalets et de la huitième des grands (3p.).............. 15008
Somme de ce chapitre... 661574 17° 3°
OUVRAGES DE CUIVRE
6 janvier-22 décembre : à Josepn Royer, fondeur, à compte des ouvrages de cuivre qu’il fournit pour les équipages de la machine sur la rivière de Seyne (24 p.). 26000
…..... etes ele sienne torse à ee ee se see is done
3 febvrier-8 décembre : à Jaques Lucas, plombier, sur les plombs et soudures qu'il a fournis pour l'entretien
de la machine (8 p.).......:............. 3000û
OUVRAGES DE GOUDRON ET DIVERS
6 janvier-27 octobre : à Micuer Descuamrs, calfateur, à compte de ses ouvrages (12 D.).ie es 2000! 30 juin : aus' CLerx, pour vingt-quatre barils de bray qu’il a fait venir d'Amsterdam à Marly pour em- 3494 2°
3 mars-10 novembre : à Parcippes Haucwoime, chan-
ployer à la MACHINE. one ane
delier, pour la chandelle et pots à brusler qu'il fournit pour éclairer les ouvriers à journées de la machine de la 11894 1° 6° 26 may-16 juillet : à Marmiev Esmery, pour les tuiaux
chaussée (4 p.).....................
d’aulne qu’il a percez pour les moulins à chapellets (a Dh tee cdi is ent -e Ma 0
6 janvier-22 décembre : à la veuve Juziex Pays, pour les cuirs de vaches qu’elle a livrez pour la machine
(7 peur ie Re DR ed due dlna trs + D9ON
LOYERS DE MAISONS
6 janvier : à Tomas Cnevaurer, s° Darnauzr, garde du Roy, pour le loyer d’une maison sçituée à la machine pendant le quartier d'octobre dernier.......... 190
A Maunense, pour le loyer d’une maïson occupée par un charpentier pendant le mesme quartier et le précé- He 0 AU een PU net den the tetr Al a juin : à Jaques Rarrron, pour le loyer d’une chambre où estoit logé le suisse de la machine pendant
six mois escheus le dernier avril........... 27 10°
Somme de ce chapitre........ 169 10°
PAVÉ
15 avril-8 décembre : à Geonces MarcnanD, paveur, sur ses ouvrages de pavé à la machine (13 p.).. 44oot 15 avril : à François Le GraxD, parfait payement de 46oë 1°, à quoy montent les ouvrages de pavé par luy
COMPTES DES BÂTIIMENTS DU ROIL.
fdaits sur les digues de l'Isle Gautier et l'isle la Chaussée. Goït 1°
Somme de ce chapitre. ....... 44Goï 1°
consonnes eee esse sc oceeceee
VITRERIE
11 aoust : à CLauDe Cosser, vitrier, parfait payement dde 379 16° 64, à quoy montent ses ouvrages de vitrerie aaux bastimens de la machine. ...... 21e 7916" 5°
GROSSES PEINTURES
31 mars-922 décembre : à Jeax-Baprisre Faucoxnier, ppeintre, à compte des ouvrages qu’il a faits aux portes eet croisées des bastimens de la machine (3 p.).. 210
POTIN
31 mars- 26 may: à Norrer, marchand, pour 15844 livvres de potin jaune qu’il a livré pour la machine, à 50 livvres le cent (2 p.)....... DR PE SES 7922
CORPAGES.
23 juin: à Esriexne Lawcois, cordier, pour 475 livvres de cordages qu’il a livrez pour les équipages des ypuisards de la machine de la chaussée, à 6° la livre...
EU PR PRANESS Re re RSR en ue £ :.. 118440"
27 octobre : à luy, sur les cordages qu’il fournit. 150
Somme de ce chapitre. ....... 2998 10°
OUVRAGES EXTRAORDINAIRES
6 janvier : à Maurice Le Cerr, voiturier, pour bois cqu’il a voiturez pour les mouvemens de la machine, et Ebrouettes et outils qu’il a menez à Versailles... .. 13ott 17 febvrier : à luy, pour sept journées 1/6 qu’il a esté cemployé, avec une voiture à quatre chevaux, à voiturer cdes corps de pompe du magasin sur la rivière et puisard esupérieur et pour bois voiturez en plusieurs endroits. . FU M EN A RM Un Méie in a 71#13° 4° 26 may : à luy et Jean Hisou, voituriers, pour leurs jjournées à voiturer des embraseures de roue et des aulnes cdes bois de Joyenval et de Mignault à ad. machine. 150 6 janvier : à Jeax Prousr, pour cuirs, chevilles et celouds acheptez pour lad. machine. ...... 10g91# 6° 9° 1° septembre : à luy, pour dix cuirs forts qu'il a en- \voyez depuis le mois de jarivier et les voitures par eau «qu’il a payées depuis le 14 aoust 1685 jusqu'à présent. ab Res Re QUE 28 RS DNS" 10 novembre : à luy, pour quinze zuirs forts venant
cde Liège. ...........,............... 4314 10°
6 janvier : à Nicozas Parouin, pour avoir enlevé les
planches et les bois qui estoient dans le réservoir de Louvetiennes........... RSA AB st ON 3 febvrier-1* septembre : à Norz Marrror, pour hottes d’ozier et ballet qu’il a livré pour les provisions du magasin (2 p.)................... Lunt 2001 A Lawezois, cordier, parfait payement de 5154 10°, à quoy montent les cordages, pelles et seaux qu'il a livan ere et A ru tan diteta ND VE TTODIE TO 3 mars : à Louis FrémauLr, marinier, pour la voilure de quatre manivelles depuis Pontavert jusqu'à la ma- US AS SOIR TR TO ME à Le LIT À Guiszaume Tournay, maistre du coche de Sedan, pour voiture de sept cuirs forts de Liège à Sedan et de Sedan à Paris, pour la machine... ..... saset 2029 21 juillet : à luy, pour avoir voituré 28: cuirs forts et 5a thoises de chaisne, de Liège à Paris...... 1058 9° 1° septembre : à luy, pour la voiture de dix cuirs féntes ee PA RSR DORE 21#44° 9 10 mars-19 may: à Jean Porer, pour la brique non cuite qu’il a livrée pour les fourneaux des fonderies de la rachoné (a/p;) He ne ni see 10921 19° 17 mars : à Nicozas Cuerris, pour les fers qu'il a transportez au magasin de la machine et autres ou- LU CR DNA CAE CE Ne 834 5° 31 mars : aus’ CarBox, pour voitures qu’il a payées de Charleville à Pontaver pour les manivelles, clouds et cuirs qu'il a reçus de Lièpe.............. 1134 10° À Jean Vizzain, pour les arbres qu'il a abattus et façconnez en bois de cordes et fagols......... 35h 9° 6° 28 avril-18 aoust : à Prerre Daïrzey, pour 63 muids et un quart de charbon livrez pour servir aux ouvrages de plomberie de lad. machine, à 3h le muid (3 p.).... RSR RS DUO e Le Paaete de ER be à Mie do: ÉD 907 19 may : à Pierre Picocier, pour les arbres qu'il a abattus et sçiages qu’il a faits dans les bois de Joyenval pour la rmiehines: 4e Ne 97 10° 23 juin: à Juuen Rocu, chauffournier, pour la chaux qu'il a fournie pour la maçonnerie des trenchées audessous du réservoir à mi-coste ............ 71 10° À Henry Garexé, tonnelier, pour 32 tonneaux de godron et de bray qu’il a reliez pour la machine. 24h 9° 6° À Awrone Ricuer, voiturier par eau, pour un train de bois-qu'il a voituré venant de Paris pour employer aux embrasures des roues et courbes des. rouets de la machine. ...... air at MAS Ad ie Bite 4 SU 21 juillet : à Craupe Caron, arpenteur, pour treize journées qu'il a travaillé à arpenter et vériflier les dédommagemens des héritages de plusieurs particuliers sur
les rigolles de la Selle et Bougival, à raison de 5# par TOUR ME NE AUS Ie DR PLIS ET RAA 658 Lk aoust : au s° pe Boxn1, pour un chesne de 18 pieds de long et de 3 pieds de diamètre , faisant environ 50 solives, qu’il a livré pour l’arbre de la première roue de la maeiite nai Tag at Es pe 250ott À Louis Paczuau, pour la voiture dud. arbre et autres bois de la forest de Saint-Germain à lad. machine. 176 Au seigneur pe Louverrenxes, pour trois arbres qu'il a livrez, de chacun 16 pieds de long sur 14 pouces de gros, faisant 21 solives 3/4............... 561 11° 18 aoust : à Louis Pinaur, garde de la Prevosté de l'Hostel, pour son remboursement de menues dépenses. SUR RE DR MONA ANS PA tante Tee SUD TIOS 18 septembre : à Ocivier Hémonr le jeune, pour joncs et herbes qu’il a coupez dans le bras de la rivière depuis Bezons jusqu’au port de Marly................ Got 8 décembre : au s’ Vanperauzsr, marchand, à Rouen, pour cent paniers d’ozier brayez et 31 barils de godron qu'il ivregs Lt Pie ae EN Re LE Au h8gi 5° À Juax Tagvener, chirurgien, pour les pensemens et médicamens. qu’il a faits à plusieurs ouvriers jusqu’au 2 Oefobre dernieni. ici ae ait 5°
Somme de ce chapitre. ..... 4896h 9° 2°
OUVRIERS À JOURNÉES
6 janvier-22 décembre : aux serruriers, charpentiers et autres qui ont travaillé à l’entretien de la machine de la rivière de Seyne jusqu’au 20 décembre (25 p.)..... A GR Me ae tr 198194 19° 1°
MAÇONNERIE SOUS L'AQUEDUC DE TERRE DE LA RIVIÈRE D’EURE
10 febvrier- 27 octobre : à Marrin Guiccor, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie aux passages sous led: aquedué Caine à unit 13000
25 febvrier : à luy, pour, avec 217484 qu'il a reçu d'une part et 198374 10° 8° qui luy sont: déduits pour matériaux et ustancils qui luy ont esté fournis d’autre, faire le parfait payement de 257925 5° 1°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par luy faits aux es-
cluses de la rivière d'Eure en lad. année 1685....... SANS SR NE RE EE PA MOOD De 10 mars : à luy, pour, avec 221 qui luy sont dé-
duites pour 74 thoises de grais provenant de la démolition des ponts d’Epernon, à 40° la thoise, et 18 thoises de moïlon provenant de lad. démolition, à 4ï la thoise, faire le parfait payement de 12752 3°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par luy faits pour les ponts sur les canaux de Gallardon et d'Epernon.. 125511 3°
15 avril-11 aoust : à luy, parfait payement de 128154 6° 11°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie du pont de Maintenon et pour le passage des eaux du canal de Jouy (3 p.)...... REA Se 8174 14° 9°
11 aoust : à luy, pour ouvrages de maçonnerie et graisserie qu’il a faits à l’exhaussement de l’écluse basse du
sas de Nigelle....... D Ed ES RATS 5364 6° 1° 1° décembre : à luy, pour idem au logement du s° Ro- SELIN et au bureau des affaires. ........ 15854 9° 8°
A luy, pour trente poinçons de chaux qu'il a fourni pour les réparations de la ferme de Brué et pour la main-
d'œuvre desd. réparations. . 444 ..4.,...4, 14ott Si
Somme de ce chapitre... 565934 9° 11°
OUVRAGES DE TERRASSE
18 febvrier-3 novembre : au nommé Onry, terrassier, à compte de ses ouvrages de remuement de terres pour le grand aqueduc entre Maintenon et Berchère (26 p.).. 380800
19 may : au nommé Orry, entrepreneur, pour la rigolle qu’il a faite pour conduire les eaux sortans des tuyaux du fonds de Berchère depuis les Quatre-Vents jusqu'aux environs du fond du Buisson. ....... 89ot
À luy, pour remboursement de ce qu'il a payé à plusieurs ouvriers qu’il a employez à battre la lerre du grand aqueduc de Maintenon, depuis le 9 avril jusqu’au 11 de RRMOÏS AL LUN HUUENS Fe RME Editos 614 10°
10 juillet-3 novembre : à luy, pour son remboursement de ce qu'il a payé d'augmentation au delà de son merghé:(3rpi) eu LE Rens RE Lot 36164 10°
8 septembre : à luy, pour son remboursement de ce qu’il a payé pour la construction de deux puits sur lesd. fhavaux : 2, 35..bs un 1 le SRI ONU CEE 7iott
8 décembre : à luy, pour remboursement de la valeur de la moitié de deux chevaux morts et de deux autres estropiez: qu'il a fourni pour tourner les moulins qui ont
‘ servi à tirer les eaux pour fonder les pilles de l’aqueduc
UsMaihtenons : LUE 4 Een ss... 307 2h febvrier : à Micuez Bourayne, entrepreneur, à compte des provisions de matéreaux qu'il fait pour les ouvrages de maçonnerie des ponts..........., 60ott 7 avril-15 décembre : à luy, sur ses ouvrages aux ponts d’entre Baïllau et Berchère (9 p.)...... 14700h 12 may-1* décembre : à Jaques Bangrau, terrassier, pour le déblay qu'il a fait des terres des pilles du pont nenfide Maintenon (a. ph ….eb ii. 18H 9° 29 avril-20 octobre : à Nicocas Dumonr, terrassier, à compte du rehaussement des digues de la rivière d'Eure
el du ruisseau de Gallardon (11 p.)....... .. 865oft 22 décembre : à Îuy, pour ouvrages de fassinage à plusieurs points d'eau... .,.4..:%..:, 1o4# 10° 3°
24 febvrier 1686-12 janvier 1687 : au nommé LocHeroN , terrassier, pour ses déblays et remblays de terre pour le pavé de Maintenon (11 p.)..... 25681 18° 4°
17 febvrier-17 novembre : à Nicozas VenDeneulL, lerrassier, parfait payement de 78340 5° 5°, à quoy montent les ouvrages de lerrasses de partie du ruisseau de Gallardon, déduction faite de 2618 6° pour outils à luy FOIRE 2e os ds dé td Ru dos 40h 25298 o° 4*
8 avril-18 aoust : à luy, parfait payement de 155434 6° 4° pour ses ouvrages de prolongation du port de Gallardôn (6 p.525 ie, SRE 15521 14° 4°
12 may-1* décembre : à luy, parfait payement de ses ouvrages de terrasse pour le rehaussement des digues du canal de Gallardon (7 p.).......... 5662tt 12° 9°
17 febvrier : à Prerre et Dominique Dosy, terrassiers, à compte du transport de terres à partir du ruisseau de Galardéb PRO OA ER VUE RENE 380
28 juillet-18 aoust : à Nicozas Courrvasser, terrassier, pour laprofondissement du grand canal parallèle à l'aqueduc a D.) 54. he us. 4334 13° 4°
22 septembre : à luy, pour 39 thoises 4 pieds cubes de terres qu’il a remuées, à 5° la thoise.. ... 83H 6° 8°
3 mars : à Nicozas Féron et Nicozas Courvassier, terrassiers, pour, avec 8511 6° qui leur sont déduits pour divers outils qui leur ont élé fournis du magasin, faire le
parfait payement de 14268 19° 1°, à quoy montent les fouilles et transports de terre qu’ils ont faits pour faire les deux canaux parallèles aux piles du grand aqueduc de Maintemons.. ss sup oiias ia nieticeuts PORTE
30 juin-18 aoust : à Enme Jaouemarr, terrassier, parfait payement de ses fouilles et transports de terre pour l’aprofondissement du port du canal d'Epernon (2 p.)... sise cote OO 11 aoust : à luy, pour, avec ce qu’il a déjà reçu et
sons 0
105394 16° pour des outils qui luy ont esté fournis au magasin de Maintenon, et Aohït pour terres graces payées des deniers du Roy, faire le parfait payement de 1468398 10° 1°, à quoy montent les terres qu’il a remuées au ruisseau de Gallardon....... 265ott 14° 4°
10 febvrier- 4 aoust : à François Ouivier, paveur, parfait payement de 49961 6*, à quoy montent les ouvrages de pavé au nombre de 756 thoises, à 6# la thoise, pour les ponts de Gallardon, Hanches, Saint-Martin et Villiers, sur le ruisseau d'Epernon (6 p.).......... 30964 6°
23 juin-1* décembre : à Martin Biser, maçon, pour les réparations faites à une maison endommagée par le nouveau canal du ruisseau d'Epernon (2 p.).. 1004 15°
28 juillet- 20 octobre : à luy, pour la main-d'œuvre de 32 écluses auxquelles il a relevé les dernières assises de grais et fait d’autres réparations (4 p.)...... 96ott
17 febvrier : au nommé Lionnois, terrassier, pour 326 thoises carrées de cailloutage et pierrailles qu’il a mis sur le pont de Fontaine-la-Guion el sur le pont appellé vulgairement de Paris............... 1634
h aoust : à Cuarzes Trenou, terrassier, pour les terres qu’il a enlevées pour faire les avenues du pont d’Armenonvillé, en 16000 UE. Dan
Somme de ce chapitre... 4495934 11" 9%
CHARPENTERIE
2h febvrier-1°* décembre : au nommé LaronTAINE, dit a Rivière, parfait payement de 91480% 12°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie des écluses et pont sur la rivière d’Eure et ruisseaux de Gallardon et d’Espernon (7 p.).
20 octobre :
9870 19° aux nommez Hereau et La PLancne,
ose es
charpentiers, pour avoir démoly la charpenterie de Ja machine de Maintenon. :...:.:..:....,..., 200
Somme de ce chapitre... ... 100704 19°
MENUISERIE
18 aoust-8 décembre : à Anrorxe River, menuisier, à compte de ses ouvrages de menuiserie au chasteau de Maintenons{B p.}; .hébs6 dus vaié pren / ru 80e
1° décembre : à luy, pour les bois de piques, clouds dorez qu’il a fourni pour faire des doubles thoises, et cinq journées de menuisiers qui les ont rabottées et pi- D LP EEE ES PT UD EL AN ARE HAL
22 septembre : à Guicrauwe Bapourrau, menuisier, parfait payement de 3254 17° pour tous ses ouvrages de menuiserie en divers endroits de Maintenon pour le sernice des Mn seen ges dors 0922 0647?
Somme de:ce chapitre... ..... 896% 17°
SERRURERIE
21 avril-1* décembre : à Jeax Barnin, serrurier, pour les ouvrages des ponts sur les ruisseaux de Gallar-
don et d’Espernon (4 p.)...... ñe ob el 699841 2° 1° décembre : à luy, pour ses ouvrages au logement du s° RogELIN. .... + eme hebile te sir ebie 00 170 08
19 may : à Jean Convisux, dit Boursonvois, à compte des pallettes et équipages qu'il fait pour les pompes qui se font à la machine de la chaussée pour les terrasses de l'aqueduc de la rivière d’Eure................ 3ot
Somme de ce chapitre....... 71374 14°
VITRERIE
À Marc Vincenr, vitrier, pour 126 pieds 7 pouces de
verre fourm au logement’ qu’occupe le s° Rogeuin et à
celui du dessinateur, à raison de 7° le pied. 444 6° 1°
DORURE
10 novembre : à Desauzrers, peintre, sur ses ouvrages de dorure au chasteau de Maintenon.... 3oott
VOITURES
20 octobre : à Jean OnLE4, voiturier, à compte de ses voitures de pierre et sable pour la construction des puits sur la hauteur des Quatre-Vents..,.......... 100
20 janvier-1* may : à Crosnier et autres, pour voitures qu’ils ont faites pour les travaux de la rivière d'Eure CSL} rnmmenanerimrerminenes ... Baht 17 6"
13 may: à luyet à Housesr, Bréaxn et autres voituriers, pour voiture de tuiaux de la machine jusqu’à Berchènes:à se a. Hein AMOR 4 .. 2430
19 avril-26 may : à Guiscauwe Dunamer et Mav- Rice Lecerr, autres voituriers, pour avoir voituré des tuiaux de fer de fonte depuis la machine de la rivière de Seine jusqu’à Berchère, à raison de Af la thoise (3 p.).. HAL ER han NT DER AMEN. de PA LT OGM
9 juin : au nommé pe Lauxay et autres voituriers, pour avoir voituré des tuiaux......... HAVE ATEN
28 juin : à Pan, voiturier, et autres, pour avoir voituré 12 thoises de tuiaux de 6 pouces de diamètre, et autres dépenses....:..,.... SPP CAN ARMOR à PE
7 juillet : à Baupoux, pour avoir voituré 4o thoises de tuiaux de fer de fonte de 6 pouces, de la machine de la rivière de Seyne à Maintenon, à 4# la thoise.. 160
L aoust : au nommé Locuerow, voiturier, parfait payement de 544 11°, à quoy montent les voitures de pierre qu'il a faites pour la construction de sept puits sur les 234 11°
16 octobre : à luy, pour avoir voituré les moulins à
hauteurs de Houdreville.. ...... DEA Ne
eau qui estoient dans la prairie de Maintenon au magasin du Milage Pierre... .& 2204 RS END DT LES 239N
3 novembre : à Jean Haver, pour la voiture de cinq pièces de plomb venant de Rouen........... . 144it
OUVRAGES DE TERRASSE ET AUTRES
22 septembre-3 novembre : aux nommez Marrin et Granprré, terrassiers, à compte des terres franches qu’ils ont transportées dans le fond du fossé de Vieille-Eglise et des pierres qu’ils ont fait ranger qui estoient sur le bord dud. fossé (4 p.)....... Le SPRICE FANS 980h
26 may : à Micuez Descuamps, calfateur, pour ouvrages de calfatage qu’il a faits sur les ponts du ruisseau de Gallardon et à l’aqueduc de Baïllau.. ... 6034 5° 6°
24 mars-17 novembre : à Prerre Le Crerc, dit Prrre, à compte de ses ouvrages de maçonnerie pour l'aqueduc de Vieille-Eplize (16 p.)....... h8100
19 may-17 novembre : à luy, sur la maçonnerie de la chaussée de la Villeneuve au Perray (9 p.)... 390of
10 febvrier-1* décembre : à Prerre Le CLerc, dit Pire, terrassier, parfait payement de 60606 12° pour fouilles et transports de terre, sous le s° Roseui, pour le canal: de Jouy (12:p.). Vernet he 3836ott 16°
6 janvier-29 décembre : à luy, sur les terrasses de la rivière d'Eure, dont le s° Caumonr prend soin (14 p.).. re LT DNA TR de eee DO UD
10 febvrier-29 décembre : à luy, pour les terres qu'il a enlevées pour le nouveau lit de la rivière d'Eure, sous le s° Parisor, el pour la réparation de plusieurs endroits entre Baïllau et Berchère, où l’eau se perdoit en passant OUR DE NE EE SA NE RENTE 46956 10° 10°
2 juin : à Jean pe Rez, dit ARIANNE, terrassier, pour ses fouilles et transports de terre pour le cuvage au bout de l’aisle droite de l'église de Pontgouin... 8otl 12° 6°
17 novembre : à François Via, terrassier, parfait paye-
ment de 40213 7° 8° pour ses ouvrages de terrasse pour
le nouveau canal de la rivière d'Eure, depuis le pont de Couloms jusqu’à la descharge du ruisseau d’Epernon. 413834
À Marmieu Perir, autre, pour, avec 71150 qu’il a
CRC CC CCC CC se...
déjà reçeu et 33164 3° pour outils qui luy ont eslé livrez du magasin, et 163olt pour 815 thoises de terres grasses payées par détail des deniers de S. M. comprises dans les ouvrages dont est question, faire le parfait payement de 77617 8° 6%, à quoy montent les ouvrages faits pour le nouveau canal depuis et au-dessous de la descharge du ruisseau d’Epernon jusqu’au grand pont de Mainte- Don. een Rec des 40841156"
À Fceuranr Escourrier, dit Lionnois, et Jean DE Rez, dit Arranne, terrassiers, pour rigolles qu'ils ont fait pour séparer les terres comprises dans l’arpentage de celle des particuliers, depuis le parc de la rivière d'Eure jus-
qu’au bois de Baiïlleau-lEvesque.. ........ Hoi 10°
À La Cosre et Duczos, lerrassiers, pour 60 thoises carrées de pierrailles qu’ils ont mis sur les rampes des ponts d'Hatonville et de Lorme pour ferrer lesd. ponts et rampes, à raison de 10° la thoise........... Got
27 octobre-1* décembre : au nommé Lepuc, entrepreneur des ouvrages de terrasse de la rivière d'Eure, à
compte de son entreprise (3 p.)......... 35109 16°
Somme de ce chapitre. ... 238652 6° 4°
10 febvrier : à Pierre Miverer et autres, pour les bois taillis qu’ils ont livré pour servir aux sas, escluses et canaux de la riviere d'Bure nue ce 314% 4°
24 febvrier : à CLaune Hureau et autres, pour les arbres qu'ils ont fourni et les fassines qu’ils ont faites pour faire des ponts sur les chemins qui traversent la rivière depuis Baïllau jusqu’à Berchère.. ......... 2194 10°
17 novembre : à Gonpgr, sculpteur, pour un tabernacle de bois doré sculpté avec des colonnes et autres ornemens qu'il a fourni pour l'église de Saint-Nicolas, à Maintenons +602 JUS DeeN cu ce LOU
10 mars-31 aoust : au s° CLerx, à compte du charbon de terre qu’il a fourni pour la rivière d’Eure (3 p.). 81558
16 juillet : à luy, pour six pièces de plomb qu’il a li-
ns esse .…..... ..
vré, pesant 1770 livres, à g8f s° le millier.... 183
o7 janvier : au s° Fonrane, sçavoir : 483 19° G° pour remboursement de ce qu’il a payé pour faire graver sur cuivre la carte du cours de la rivière depuis Pont-
gouin jusqu’à Versailles et le profil des niveaux entre
Berchère et l’estang de la Tour, et 300 par gralifica- HOMO TUE CAL ee NE CE EN AT AR
10 febvrier-10 mars : au s° VALLÉE, pour menues dépenses faites sur les travaux de la rivière d’Eure, du 1% au g febvrier (5 p.).............. a493tt 19° 9°
24 febvrier : aux s° Seniceau et Marierte, parfait payement de 3900f pour les frais qu’ils ont fait à lever la carte et faire l’arpentage des terres occupées par lesd. travau. hu 1600
10 pars : au s° pe Caumonr, ingénieur, pour le loyer
OCR CCC CCC CE CC
de son logement jusqu’à ce jour, et autres menues dépondenn. AA RARE EN, FN Seat
17 mars : à Micueusr el autres, pour menues dépenses faites à l’aqueduc de Maintenon, du 9 au 16 mars.... ER en ae A ue HOT SE
2h mars : au s° MariscaL, pour menues dépenses jus- 364 7° 6°
Au s° Daucecourr, pour la dépense qu’il a faite à tra-
qu'au-23 mars: 4e Ni tex.
cer et niveler les ouvrages de lad. rivière et visiter lous les travaux des environs de Maïntenon, du 20 décembre aw 20 dé ce mois: 144422444241 1908 31 mars : à CLaune Saprin et autres, pour menues dépenses jusqu’au 30.......,........... 989 9° 8 avril: à Fraizcon et autres, idem jusqu’au 6 avril. A A ee do ta DU IE dela 15 avril : au nommé René, idem jusqu'au 13 avril. . FR, OU UE due Aie een LORS er SU A AO 1e 21 avril: à Dupuis et autres, idem jusqu'au 20 avril. A TNA es ei taire CDN pr DTA 0 38 avril : à Lronnois, terrassier, pour avoir escuré le lit de lad. rivière depuis la chaussée de Crussol jusqu’au dessous de Fontaines "0.44. 420" 006 30 avril : à Jean Brevière, charpentier, pour la façon de cinq ponts qu’il a fait sur le canal de Jouy et autres
A Craune Brerevize, pour 34 chesnes qu’il a fourni
endroits ...
ss rene e ..
pour faire lesd.; ponts... 4,25, 14508
30 avril-1* décembre : à Locueron et autres, pour menues dépenses par eux faites jusqu’au 30 novembre 1804 18° 61
12 may: à François Locnenow, à compte des voitures
ns
qu’il fait des pierres pour les puits sur les hauteurs du Rocher et Houdreville. . 6ott 9 may: au nommé Dory et autres, pour menues dé-
ss
penses jusqu’au 4 may................. ao4# 19° 12 may: au s° Viarp, pour 47 arbres d’aune qu'il a fourni pour le grand aqueduc................ 93%
À Jean Desponr, pour 8300 tuilles..... in 868 19°
19 may : au nommé Le Brown et autres, pour menues dépenses jusqu’au 11 may............... 98hW14° À Gurarp et autres, pour menues dépenses jusqu’au 2198 6° 16 juin : au s° GurarD, pour trois voyages qu’il a fait
RO AN dE Re AL MA CU De Lune,
aux environs de Dreux, à la recherche des foins.. 11 aoust : à JEAN GurarD, pour 1300 fassines et au- 61#
2 juin : au s° Lareuverie, pour menues dépenses jus-
ss e +:
tres fonrnituress 220 4 ner
qua abs ed à LAS De 2e à AO
1° décembre : à luy, pour avoir travaillé à toiser pengo 9 juin : à La Monracwe et autres, pour menues dé-
dant deux mois finis le 30 novembre...........
penses jusqu'au) S jai. 22 aonft'sf
16 juin : au s° Picoreau, pour trois voyages aux environs de Nogent-le-Roy et de Nonancourt, à la recherche Goit
26 may-16 juin : à Jean Dupuy et autres, pour me-
ee A ON GA a ral re AN nues dépenses jusqu’au 15 juin (2 p.)....... 3311 9°
28 juillet : à Jean Dupuy, chauffournier, pour 41 poinçons de chaux qu’il a livrez tant sur la hauteur du Rocher, pour les puits qui s’y construisent, qu'aux écluses de la Savonnerie, à 34 5° chaque poinçon.... 133 5°
29 septembre : à luy, pour 22 poinçons de chaux... 6ott 10°
17 novembre : à luy, pour 36 poinçons de chaux qu’il
nn sms
a livré pour diverses réparations d’escluses et de maisons LA endommagées par les eaux du nouveau canal d’Épernon,
99* à Nogz Genry, couvreur, pour réparations
appartenant à M. le chevalier ne Noçenr........ 23 juin :
faites sur la lanterne du colombier du chasteau du parc. AAC SET à à DRAM LIL PNEU Ne AE DD AN PAL ES . 1348 À Prerre Lamrmau et autres, pour menues dépenses
jusqu'au 29,05 LED ANAL de ane uie 219 30 juin : à Toussaint Paris et consors, pour idem JUAN Ag EL A EME NT PU HD
À Juranr Carrier, pour 33 thoises cubes de moïlon qu’il a livré pour estre employées aux puits qui se font sur la hauteur entre le Rocher et Houdreville, à raison de 4K pour chacun. ........ 139ot
Au s° Firzey, pour réparations faites au logement qu’il occupe aux Quatre-Vents.............. . ob
7 juillet : à divers particuliers, pour avoir réparé les désordres arrivez au ruisseau d’Espernon par le débordement des eaues causé par le grand orage du 26 juin COTTHES ar D ON ES MAN ANA Eee ele Citer 1638 3°
7-28 juillet: à Dumonr et autres, pour menues dépenses jusqu’au 27 juillet (2 p.)........ 214 19°9° 16 juillet : au nommé Micuow, pour avoir collé vingt-
{MPRIMERIE NATIONALE.
uné grandes cartes sur toille et fourni la toille pour coller lesd. cartes pour les arpentages des canaux de Nogentle-Roy, d'Épernon et de Maintenon........... 110 À Roucrmoxr et autres, pour menues dépenses jusqu'au 43 juillet... 44.0 24e un 160ott 14° 28 juillet : à Jean Cresrien, tuillier, pour Lo septiers de ciment qu’il a livré pour réparer les escluses.. . 6oft A Eusracue Mani, charpentier, pour un pont de bois qu'il a fait sur le canal de Jouy.............. 15ott Au nommé Banix, marchand, pour 64 septiers de cimatt LA Nu ni bu mb sise 1 tot A Louis Fonrains et autres, pour menues dépenses du 1/aua0 juil un us a 20419 10° A Cnarzes Douay, lerrassier, parfait payement de 18734 2° 6° pour le faux conroy du canal de Jouy..... US MM ane LUE at Liane DS h aoust : à Laurenr et autres, pour menues dépenses jJusquibut 3 abs 0e 0 4,0 oi, baôtu9" 6" 11 aoust : à Nicozas Courrvasser et autres, pour idem jusqu'atngie Heu Eau aR Es banttetet 18 aoust : à Jaques Jué, pour 36 septiers de ciment qu'il a livrez pour réparation des escluses du ruisseau de Gallardon, à 35° le septier................,,. 63% A Anroine Berrus, pour avoir voituré et livré 900 fassines et 550 piquets employez aux fassinages des descharges de la rivière de Jouy.........,... ... 64N A Eowe Jaquemann et autres, pour menues dépenses. AL INR PL CR ei les 1e 0 9 BR 6" 25 aoust: à Maunonny, maistre thuillier, pour A2 septiers de ciment qu'il a livré sur les écluses du canal de Galerdon. er sen douane: SU 1° septembre : à Pierre Lécer et autres, pour menues dépenses jusqu'au 31 aoust......... 1664 4° 6* 8 septembre : aux nommez Bicor et La Moxraene, pour avoir fourni et mis en œuvre une pièce de bois, de 14 pieds de long sur 16 pouces d'épaisseur, pour soutenir . Ja maçonnerie de la porte de Gallardon....... Gogh 2° 22 septembre : aux nommez Garingau et aulres, pour menues dépenses jusqu’au 21..,........ 2884 3° 6° “29 septembre : aux nommez Brarr et autres, pour idem jusqu'au 28.......,,....,,..,.,...4 879f 17 octobre : à Lacneau et autres, pour idem jusqu'a En ne PM Mr ae etes eu La Aux s°° Le Bzanc, pour six mois de loyer d’une maison
à eux appartenante, sçize à Maintenon, occupée par le s' Roseuix, à raison de 330 par an.......... 190% 20 octobre : à Anrome Gizxay et autres, pour menues dépenses jusqu'au 19.........:... 81H 10° 9° A Morsr, potier d’estain, pour 801 livres pesant de
plomb neuf en tablettes, à 14 10° le cent, et 849#t de
plomb vieux, à 1of 10°le cent, pour sceller les agraphes des écluses servant à la navigation des matéreaux du grand aquedue ré es celebre dati 27 octobre : à Marzzarp et autres, pour menues dépenses jusqu'au, 46. émise de idauts pitt 8 5° 1° décembre : à Toussarnr GirarD, pour menues dépenses jusqu’au 23 novembre.....,........ 107 7" 22 décembre : à Barnin et autres, pour menues dépenses jusqu’au 21 décembre .....,...... 1954 16° 26 may : à Marmieu Esuery, sur les corps de pompe debois d’auine qu'il perse pour les moulins et chapellets de la rivière d'Eure.......,...,.......... 3ot
Somme de ce chapitre... 102066 15° 34
TUIAUX DE FER DE FONTE
17 mars : au s’ La Porrerie, propriétaire de forges, à compte de 900 thoises de tuiaux qu'il a fournis et posez à Mainiénom. ia. is. 2. 10001
28 avril-12 may: à luy, à compte du déposage et reposage des conduites de fer de six pouces depuis le bout du canal de la rivière d’Eure jusque sur la hauteur des Quâtre-Ventsle np). uses 2: 60001
20 octobre : au s° Vazexs, maistre de forges en Normandie, à compte de 1000 thoises de tuiaux de 10 pouces qu’il doit fournir pour conduire la rivière d'Eure à Ver- Salles. à 4 NN eu er Re See DOOAU
Somme de ce chapitre. ........ 103348
MAÇONNERIE DES PASSAGES
8 avril-15 décembre : au nommé Marrin Guizcor, parfait payement de 117868# 6° 8°, à quoy montent les matéreaux qu’il a amassés et les onvrages de maçonnerie qu’il a faits aux passages qui doivent traverser le grand aqueduc de terte (16 pi}. cru 0.207608" 6" gù
15 décembre : à Jay, pour la dépense qu'il a faite pour l'épuisement des eaux que l’on a tirées aux sas de Moinôt, de Houx et autres, à la rivière d'Eure..... 8oof
11 aoust : aux nommez La Cosre et Ducros, maçons, pour la maçonnerie qu'ils ont faite au bout des aqueducs sous la chaussée du Brosseron et Saint-Arnoul, pour empescher les eaux de ravines d’endommager lesd. aquedues................4...4.....ssse. 8ott
Somme de ce chapitre... 108748 6° 8°
ROLLES D’EMPLOYEZ
9 juin- 20 octobre: aux Invalides et employez pendant les mois de may, juin, juillet et aoust derniers, sous le s' Fizzey, à la conduite du grand aqueduc de terre joi-
gnant celuy de maçonnerie prez Maintenon (3 p.)..... butée RE LU PÉTER ODA T GENE) 1 2 2 ro ANDRE
a juin-29 décembre : aux escluziers et Invalides employez pour la construction du grand aqueduc de Maintenon, sous le s° Rosezin, du mois de may au mois de décembne(S pi}. een Le su ELLE pebgtiro!
39 décembre : à eux, pour le remboursement de leur loyer' pendañt'six mois.‘ ,. :4444 204 N Ji 20489f
6 janvier - 29 décembre : aux employez qui ont esté employez sur les lignes de la rivière d'Eure, sous le s° pe Caumonr, du 24 décembre 1685 au 31 décembre 1686 (HDOTE RSR SUN PER POLE ER BEROT
6 janvier-1°®* décembre : aux Invalides employez sur les travaux de la rivière d’Eure, sous le s° Parisor, pour leurs journées de décembre 1685 à la fin de décembre FODON (EE DE NE LS ANSE Manet 0
6 janvier- A aoust : à ceux qui ont travaillé à abattre les terres sur le nouveau liet de la rivière d'Eure entre Baïllau et Berchère, du mois de décembre 1685 au mois de juillet 1686 (7 pp... 2916K 16°
Somme de ce chapitre... .. 19494# 4° 6
GAGES DES PREPOSEZ À LA RIVIÈRE D'EURE
6 janvier-9 juin : au s° Mérneusr, ingénieur, à compte du travail qu’il fait pour la carte de la rivière d’Eure ADN Ne 2 ee Lie At aa bte CAL e cit TOO
28 mars-18 septembre : aux s° Seniceau et Marierre, mathématiciens de l’Académie des sciences, à compte des nivellemens qu'ils font pour la mesure de lad. rivière et
de la carte et de la mesure des terres prises pour le nou- ”
veau canal qui va de Saint-Presl à Baïlleau (3 p.)..... na ee 0e DU ER A Lette DÉC NO OT 5 may-17 novembre : à Parisor, ingénieur, pour ses appointemens de febvrier à octobre, à raison de 1800 pat an (9 MMA dem AE ue MS DO 3 mars : aus’ Rogeuix, ayant la direction du grand _aqueduc de Maïintenon, pour ses appointemens pendant le mois de febvrier, à raison de 6000 par an... 5oot Au s° Roseuix fils, à raison de 18008 par an.. 150 Aus" DE LA PrmoTiÈRE, idem. ....:......... 150% Au 5° DE Caumonr, idem. PE A RENE RAR EAN LES à Au s° La Nevvize, maistre maçon, idem. .... 150 Au s° La Vazrée, ingénieur, à raison de 144ot par ant tre de AD MTS ARR PR OU Au s° Bénruon, ingénieur, à raison de 12004 par EE CM ES EN D D CE ONU AU EE DEAR ER à Tel Au s° Gurarp, toiseur, à raison de 1090 par an. got Au s° pes RouLueaux, controlleur ambulant, idem. go!
Au s° Berruow, tenant le bureau des affaires, à raison dergoni par ami db era dati u 043908 Au s° Mspeas, inspecteur, idem... ....,..... q5i Ant m8 Ton, les RL 4 de ab Au s° Duonon, garde magasin, idem........, 95t Au s° Lousre, inspecteur, idem, pour janvier et fé- VIP ie Un En IE D NE de er nen Au s° Dupuy, lieutenant au régiment de la Sarre, à raison: de :7a0% par amis. 0 tin, d st ane 60 Au s° Gournix, dessinateur, idem....,......, 6ot Aus Darcos fénis ns a AL 2 60 Au s° Quesnrau, employé avec le s° GurarD, toiseur, dratson daiGouih Le ut ann SaN Au s° Gizzer, employé à escrire, à raison de 45oft par EL ARLES RSS ENT à PU NES SE PR SNS DRE ES RARES LE EEE Au s° Cuouarté, employé à prendre garde à la machine et à lescluse de Guignonville, à raison de 54ot 2 MD LES RD ET À Nicoras Descuamps, employé au sas d’Armenon- Vite done se Aer La Eur AS RUE AN er ASS AE
par am. ...
À Cuarces Trenou, employé à Moineaux, à raison de DOG: DAL AE NE MAS RU ENS ail 80 A Lé£onaro Lowusron, employé à Houx, idem... 30ot À Micuez Mavcer, employé à l’escluse du grand pont de Maintenons-Monss nu ei is NL SoM À Jaoues Harpy, employé à Rabefoin, idem.... 30# À Louis Cousre, employé à Bourée, idem,. .... 3ot Au nommé Leresure, employé à Chandelle , idem. 3ot À Baupouin Verrruce, employé à Villiers-V Église, VER SM CE TAN ere Res Ce a FAN 9H À Jean Vayewserc, employé à Villiers-le-Chasteau, be so LAON À Grures Méracer, employé à Nigelle, idem.... 30o# À Tuowas Rousseau, employé au sas double de Frevache: à S4offpañan GE Lie be Li te Bt
CLONES OS ODA LAS VO EE RATE
À Gasparn Firmax, employé à Hanche, à 36oft par ? %
EPA CNE A AE DA EC RL LS DEP DER PRE ANT (0 À Nicoras Versriee, employé à Vinerville, idem. 30 Au nommé Jouserr, employé à Savonnière.. ... 30 7 avril : au s° Roseun et autres dénommez de l’autre
part, excepté le s° »'Horion, au lieu duquel est le s° pe
SainT-Ouen, employé à la rivière d’Eure et aux pilles, à
75, et au s° Vannerprico, à raison de 150! par mois,
pour leurs appointemens du mois de mars, 2809 10° 8 avril : au s° Berruow, ingénieur, cy-devant employé
à 1200%, la somme de 150 pour supplément de ses
appointemens de janvier, febvrier et mars, à 1800 par
DURS RE ND A D RER RE D ON
9 may : auxd. s° Roseun père et fils, pe ra Pivo-
mière, DE Cauwonr, 8 Neuvizze, VanaenDricge, Ber- THON, ingénieur; La Vauzée, Guyarp, Desruzzeaux, BErmon, tenant le bureau; Boyer, inspecteur depuis le 15 avril, à 1200 par an; DE ViLLENEUVE, employé idem à goof; Dupuy, pe Sainr-Ouen, Lousre, De La Tour, »'Horion, Gounnix, Deucourr, pu Bneuiz, Lacousse, employé depuis le 4 à Go par mois; Gossezin, autre, tout le mois; Jose, autre, depuis le 4, et LereBvre, autre, depuis le 6, à Golf par mois; Quesneau, Duprré, Risauvice, depuis le 22, à 9754 par mois; Douume, pe Vinery, Oxexuorsr, à Got; pe Bourrevizze, Yanus et pe Sazieny, idem; Grzuur, LA Garenne, La Viocerre, La Francmse, La Garpe, La Cuarezce et Prever, Invalides, à 3ofl par mois; Cnouazzé, Descmawps, Trenou, Léonnano, Maucé, Hanpx, Cousre, Leresvre, Baupouin, Vayewserc, Menacer, Rousseau, Firman, VersriLce et Jouserr, tous inspecteurs et employez cy-dessus nommez, pour leurs appointemens du mois d'avril dernier. .... SRE ER ORNE LUe AT RES DONNE 2) DODGNTS"
Au s' Fizzey, pour le mois d'avril, à 3600 par ah ei Pad Nine dE a MN at RARE SE A
Q juin : auxd. s° Benruow, père et fils, »£ La Pinonière, pe Cauwonr, De Neuvie, Benruon, La VALLÉE, Boyer, Guiann, Desrouzzeaux, Berraow, buraliste, DE Vizeneuve, à 12004, Dupuy, px Saint-Ouen, Lousre, pe LA Tour, Rugauvizze, »'Horion, GourDiN, Dusreuiz, La Gousse, Gosse, Josepm, LEFEBvRE, QuESNEAU, Dopré, DE za Vineræ, Oxenor, Yanus, BouTevilce, DE Saueny, pe Sainr-Jean, Des BARRIÈRES, DE SAUNAY, pe Mairrancourr, Gaizcor, pe Monraicu, EuSsTAGRE, DE LA Sauce, Loir, Giczer, Douaire, lous inspecteurs cydessus nommez, pour leurs appointemens du mois de MAY, 2 2 à NM EU DRE à MANDAT te 3565 10°
9 juin : aud. s° Fizey et aux 8° Du Carrier , Dumonr, à 75H par mois, s° DE LA VAUX, DE LA Vizzerre, Duvieno, ne Moxrnouseu, px Vizceneuve et pe Prouiszy, quinze derniers jours d’avril et mois de may, à Goït par mois, pour leurs appointemens en qualité d’inspecteurs du grand aqueduc de terre joignant celuy de maçonnerie prez Maintenon......................... 1140
30 juin : auxd. s* Roseuin père et fils, pe La Pinomère, DE CaumonrT, De Neuvice, BERTHON, La VaLzés, Boxer, pour les quinze premiers jours d'avril à 1200
et pour juin à 1500 par an, Viceneuve, Guyarp, DesrouLLeaux, Berraon, Dupuy, pe Sainr-Ouen, Lousre, DE La Tour, Risauvizze, Horton, Gournix, Dusreuiz, Lacousse, Gosseuin, Josern, Lerepvre, Quesweau, Dupné, pe La Rauée, Oxenuozrs, Yanus, Ds Bourrevizze, Dur, pe Sauieny, De Saint-Jean, DES BARRIÈRES, DE SAUNAYS,
pe Misrrancourr, Gaizcor, DE MonraiGu, EUSTAGHE, DE LA Sazue, Louviers, Bourencer, Baprisre Loir et Gizzer, tous inspecteurs cy-dessus nommez pour leurs appointemens du présent mois, à raison de ce que chacun a à DRDEVOHN AL LA Lee nt battait On US"
aoust : aux mesmes et au s° pe LA Vinerte en plus, pour leurs appointemens de juillet.......... 3945
8 septembre : aux mesmes, moinsles s® Yanus, Dur, pe Murcrancourr et Boucrancer, et avec les s° DE LA Vivem et Bnéaurté en plus, pour leurs appointemens DA AE A AM QU LR a BOUM
6 octobre : aux mesmes que ci-dessus, pour le mois de septembre, moins les s° Berraon, ingénieur, Dury, pe Micrancourr, De Monraieu, Louviers, BouLENGER, Lomn, et avec les s'° pe La Venerie, Bréauré et CorDiEr. D PR Ce A rs db S dé) OO
17 novembre : aux mesmes que le mois précédent, moins les s'° Boyer, Josepm, Dupré, pes BARRIÈRES, DE Muczrancourr, Gaizcor et DE Monraicu, pour leurs appointemens du mois d'octobre. .......... 2787 10°
8 décembre : auxd. s°° Roseun père et fils, pe La Pi- Noriène, DE Caumonr, DE Neuvicce, La VALLÉE, DE ViLLE- NEUVE, Guyarp, Desrouzzeaux, Berraon, buraliste; Dupuy, pe Sainr-Ouex, Lousre, De LA Tour, D'Horiow, Gournin, pu Breuiz, Gossezin, Quesneau, CORDIER, pes Auxays et Gizuer, inspecteurs, pour leurs appointemens du mois de novembre............... 2286
29 décembre : auxd. s° Roseun, père et fils, ne Caumonr, De Neuviuze, La Vazzée, De VizcenNeuve, Guranp, Berruon, Dupuy, pe La Tour, Gounnin, Gosse, Corvien, pe Boupevirze et Gauzer, inspecteurs, pour leurs appointemens du mois-de décembre... ....... 1835
18 aoust : auxd. s'"° Fizzey, pu Carrier, Dumoxr, Decavaux, De LA Vicente, pu Vicno, De MONFREBEUF, DE Vizzeneuve et pe Prouizuy, pour leurs appointemens des mois de juin et juillet, en raison de ce que dessus, en qualité d’inspecteurs des travaux de l’aqueduc de terre entre Berchère et Maintenon............... 1620
20 octobre : aux mesmes, avec le s° Poouer en place du s° pe Prourzzy, pour leurs appointemens d’aoust et septembre...................ness... 18454
1% décembre : au s° Pasquier, pour avoir aidé à escrire les toisez des ouvrages de la rivière d’Eure pendant 58 journées finies le 23 novembre......... 1011 10°
Somme de ce chapitre......... 46434
2h febvrier : à Bzaise Repanpu, par gratification, en
considération de ce qu’il a esté pris sous les lerres dans
le bois de Baïllau, dont 1l a esté blessé ......... 30h 25 aoust : à Pierre Macuinaz, appareilleur, qui s’est blessé en travaillant au grand aqueduc......... 5of
29 septembre : à Denis BesxarD, terrassier, qui a eu la jambe cassée sous un éboulement............ 454
Somme de ce chapitre........... 1925
RECEPTE
LS
21 décembre 1686 : de M° Généox pu Merz, garde du Trésor royal, 20166661 13 4 pour délivrer à M° Cnarces Mawessier, trésorier général des Bastimens du Roy, pour employer à la continuation des dépenses que S. M. a ordonné estre faites, pendant l’année 1687, pour conduire la rivière d’Eure à Versailles, y compris 166664 13° 4Ÿ pour les taxations du trésorier, à raison dei af: pau livre, eye 4e 20166664 13° 4°
25 décembre : de luy, pour, avec 5ooooff dont il a esté fait fondz le 10 janvier dernier à compte des ouvrages de 1687, faire 3151440, à quoy S. M. à réglé la dépense qu’elle veut estre faite dans ses bastimens pendant lad. année 1687, et 25845K 6° 8* pour les Laxadons ir ns lois Stat bat
5 janvier 1687 : de Jean Juzren, de Bougival, et autres, pour la vente des arbres abattus sur les aqueducs de la Sellésala machines: 28h RUN rer 269 15°
12 janvier : de Raouz pe Lierre, dit za Porre, charpentier, pour des bois de démolitions et savon noir qu'il a eu du magasin de la machine. ..... 1448K 10°
15 décembre 1686 : dud. s' pu Merz, pour employer au remboursement des terres, prez, vignes et jardins appartenans à divers particuliers, lesquels sont occupez par le nouveau chemin que S. M. a ordonné estre fait pour aller de Versailles à Paris, à commencer proche le parc de Chaville jusqu’à l'entrée du village de Sève et entre Sève et les Moulineaux, de trois arpens de terre labourable et marais sciz proche la pépinière du Cours, au lieu dit les Gourdes, appartenans aux héritiers Maru- RiN Trou, lesquels ont esté pris, dès l’année 1668, pour planter les allées et quinconges en face des Tuileries, à Paris, proche le Cours, et des cinq remises à gibier qui ont esté faites par ordre de S. M., ez années 1682 et 1684, dans la plaine de Saint-Denis, et 1968 19° 8° pour les taxations........... ÉPRARE 23793 0° 2 8 janvier : de luy, pour employer au remboursement
des terres, prez, pastures, aulnayes, clos, jardins et maisons appartenans à divers particuliers, lesquels sont occupés par le canal de Gallardon et par les bordures d'iceluy, led. canal commenceant proche le pont neuf de Maintenon et jusqu’à Gallardon, et par le prolongement dud. canal dans le fonds de Germonval par les carrières de Gallardon et de Germonval, pour la partie qui sera fouillée durant le cours de cette année seulement, auquel endroit il a esté faict par ordre de S. M. un petit fossé pour marquer les limiles, el ce qui a cy-devant esté payé à quelques particuliers le long du mesme canal pour les indemniser de la perte de leurs fruits et de quelques maisons qui ont esté emportées par les grandes eaux causées par la ruplure des bords dud. canal arrivez par le grand orage du 26 juin dernier, et 1370 17° 1° pour les taxalions........ 165873 8°
De luy, pour délivrer au s° Leregvre par gralification, en considération du service qu’il a rendu dans les Bastimens de S. M., et 66# 13° 4° pour les taxations.. . Di Sn D SA RS à Ve th ue DO0G A 1
12 janvier : de luy, pour délivrer au s° Ven per Meuzex, peintre flamand, pour ses appointemens de l'année dernière 1686, et 5oï pour les taxations ... A TRRRE PAT MENEES ANA dl MMS Ale à Li ges 4: I CORAN
De luy, pour délivrer au s° Micxarp, peintre, par gralificalion, en considération du soin qu’il a pris de conduire les sculpteurs qui ont travaillé pour le service de S. M. en 1686, et 25 pour les laxations... 3025f
De luy, pour délivrer au s° Le Nosrre, par gratification à cause du service qu'il a rendu dans lesd. Bastimens en 1686, et 25 pour les laxalions,... 3025
De luy, pour délivrer au s° Le Boureux pour sa pension de l’année dernière 1686, en considération du soin qu’il prend des orangers du jardin de Fontainebleau, et 25H pour les laxations............ RAT EME 3025
De luy, pour délivrer aux trois anciens gondolliers
vénitiens, par gratificalion, en considération du service qu’ils ont rendu sur le canal du chasteau de Versailles pendant l'année dernière, et 10# pour les taxa- Hobby rie OA EE DE 1210
De luy, pour délivrer au s° pe Vizze, sçavoir : 6000 par gralification, en considération des soins qu’il a pris de la machine de la rivière de Seyne pendant l’année dernière 1686, et 3ooot! de pension extraordinaire que S. M. luy a accordée pendant les six derniers mois de la 90701
de luy, pour délivrer à Louis Dupowr,
mesme année , et 75 pour les taxations. .....
15 janvier : tapissier, pour son payement d’un grand tapis de laine, ouvrage de la Savonnerie, qu’il a fait et livré pour remplacer le 22° de la suitte de la grande gallerie du chasteau du Louvre qui a esté délivré par ordre de S. M., le 17 janvier 1685, pour envoyer au roy de Siam, contenant 7 aunes 1/2 de long sur 4 aunes 1/2 de large, faisant en tout 35 aunes 3/4 carrées, à raison de 15otl l’aune 5104#13° 9° De luy, pour délivrer au s° pe VizzanonD et héritiers
carrée, et Aatt 3° 9° pour les taxations .
Desnuss, pour leur payement de pareille somme qui leur a esté ordonnée par feu M. Couserr, le 17° aoust 1683, pour leurs appointemens des mois d'avril, may et juin de lad. année en qualité dé commis à l’exécution des règlemens des toiles en Normandie, et 7% 10° pour les taxafionsi ie ne NO AD M Me 907 10°
18 janvier : deluy, pour délivrer au s° abbé »£ LA Rocue, pour son remboursement de pareille somme qu'il a payée aux nommez Marni et Duczavier, chirurgiens, pour avoir pensé les ouvriers desd. Bastimens, blessés dans les travaux de Versailles pendant l’année 1684, et 64 13° 4° pour les taxations. 8061 13° 4°
De Iuy, pour délivrer aux Principal, Procureur et boursiers du Collège des Cambray, pour le dédommagement de leurs bastimens qui ont esté démolys par ordre de S. M. pour la construction du Collège de France, et 9% 16° 8° pour les taxations. .......... 11891 16° 8°
3 febvrier : du nommé Lucas, plombier, pour le prix de 25526 livres de soudure qui luy ont esté livrez du magasin du Roy depuis le 17 décembre 1686 jusqu’au 30 janvier dernier inclusivement, à raison de 6-sols la DAMON PRE RS PE RE At PRET ER 7657 16° de luy, 10893 09°, dont 9398# pour
délivrer au s° Azvarez, pour trois statues, huit bustes,
29 janvier :
sept vases de porphire, deux tables de raport et d’albastre oriental, deux grandes colonnes de marbre rouge antique de 11 pieds 1/2 de haut, et une colonne de porphire de 9 pieds 1/2 de haut et de neuf pieds de diamettre, qu'il a acheptez pour le service de S. M., y compris les
frais d’encaissement et de voiture de Rome à Civita- Vechia, et 14954 9° au s° Czerx pour les frais de voiture de tout ce que dessus du Havre-de-Grâce à Paris, et 90% 15° 6° pour les taxations........ : 10984 4° 64
De luy, pour délivrer à la veuve Lourper, tapissier, pour un tapis de laine, ouvrage de la Savonncrie, qu’elle a fait et livré pour remplacer le unzieme de la suite de la grande gallerie du chasteau du Louvre, donné par ordre de S. M., le 27 janvier 1685, pour envoyer: au Roy de Siam, contenant 7 aunes 1/2 de long sur h aunes 1/6 de large, faisant en tout 31 aunes 1/4 carrées, à raison de 150 l’aune carrée, et 394 1° pour h726K 11° 3°
De luy, sçavoir : hoo pour délivrer au Procureur des PP. Jésuites de la rue Saint-Antoine, pour six mois de la pension du P. Courzer et du s° Micugz, Chinois, escheus le dernier décembre 1686, et 9508 an s° Tur-
les taxations. .:..., A NE NS LE
vexor, pour son remboursement de la dépense qu'il a cydevant faite pour eux par ordre de S. M., et 104 8° 4 13608 8° 4°
De luy, pour délivrer au Procureur de la maison des missionnaires establis à Versailles, pour employer au payement du petit bastiment des enfans de chœur de da paroisse et en achapt de tableaux et arbres pour planter
pour les {axations...... MR RU MRLE,
dans leur jardin, et 8 »° pour les taxalions.. 9864 »°
De luy, pour délivrer au Prieur de Choisy-aux-Bœufs, pour son indemnité des dixmes qu'il a droit de prendre sur les terres et prez dépendans de son prieuré enfermez dans les anciens et nouveaux murs du parc du chasteau de Versailles, et ce pour l’année dernière 1686, et 16H 18° 6° pour les taxations. ........ 21069 18° 6°
De luy, 600! au Prieur curé de Rennemoulin, pour la non jouissance de cinquante arpens de bois taillis sciz en Cruze, dépendant dud. prieuré, occupez par les travaux que S. M. a ordonné estre faits aux environs de Versailles, et 170! aux marguilliers de la fabrique de Choisy-aux-Bœufs pour la non jouissance de 3400, à quoy ont esté liquidez 18 arpens 82 perches de terre appartenant à lad. fabrique, compris dans l’enclos du parc de Versailles, le tout pour l’année dernière 1686, et 64 8° 4° pour les taxations........... 7764 8° 4
3 febvrier : de Juy, pour délivrer au s° Perir pour unze médailles d’or pesant 7 marcs 6 onces 4 gros 20 grains, à raison de 458 le marc, et de 33 médailles d'argent pesant ensemble 15 marcs 2 onces 4 gros 1/2, à raison de 45% le marc, y compris deux médailles d'argent, montant à 76K, et 12ït pour la tournure desdites médailles, le tout livré pour le service de S. M,,
et 36K 6° 3° pour les laxalions. .......... 4394 2°
5 febvrier : de luy, pour employer à compte des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites au chasteau de Maintenon et autres lieux en dépendans, et 4374 13° 3° pour les laxations...... 52957tt 9° 0°
9 febvrier : dud. Lucas, plombier, pour le prix de 3045 livres de soudure qui luy ont esté livrez du magasin du Roy, à 6° la livre, outre les 25526f qu’il a eydevant payer van abs sise his re 0880?
Du s° Carquevizze DE L’Isce, pour ce qu’il a reçeu des ouvriers qui on! déserté les asteliers de Maintenon. 15ot
De Jossra Royer, fondeur, pour le prix du vieux cuivre et du fer qu’il a reçeus du magasin de la machine de Seyabiirie Phfét détistens Pi bu be ATLAS
11 febvrier : dud. s° pu Msrz, pour délivrer au curé de Marly, pour la non jouissance de 76 arpens de pré compris dans le fonds de Marly et de la dixme des terres labourables dépendans de lad. cure que S. M. a ordonné estre plantées en bois, y compris la dixme du troupeau du Trou-d’Enfer, et ce pendant l’année 1686, 689 19° De luy, pour faire délivrer sçavoir : Aooott au s' Caw-
et 5# 14° pour les taxafinns 404 A sis
pani, à Rome, pour quatre grands verres de lunette qu'il a envoyez en 1683, par ordre du Roy, pour servir à l'Observatoire aux observations astronomiques, et 334 6° 8 pour les taxations..........,. ho33# 6° 81
13 febvrier : de luy, pour employer au remboursement du prix principal et non jouissances des terres et héritages appartenans à divers particuliers, qui ont esté pris en l’année dernière 1686 pour l'augmentation du parc de Marly : du moulin Allard, qui a esté démoly pour fortifier l’eau de la machine de la rivière de Seyne ; de celui nommé le moulin Joly, que les digues de lad. machine ont rendu inutile; de ce qui a esté pris de terrain dans les isles de Garrière, de Chatou, de Croissy, de la Chaussée et de la Loge, tant pour faire le nouveau lit de la rivière de Seyne et pour fortifier les berges et bordures du grand canal qui amène l’eau à la machine que pour former les digues ; du terrain pris en 1686 pour faire le nouveau chemin du Pec pour joindre le grand chemin qui vient de Saint-Germain à Marly, et de celuy qui a esté pris en 1682 pour faire l’abreuvoir de Saint-Germain-en-Laye, et 12 18 4° 9° pour les taxa- 1h7hogt 7° 64
De luy, pour délivrer au s° pe Rusé par pratifica-
tions: AGE Res He PET TR MR CET LL de A LA
tion, en considération de ses services, et 16 13° 4% 20164 13° 41
16 febvrier : du nommé Brouizer, inspecteur à Vincennes, pour la vente des bois secs abbatus par les veuts dans le parc jusqu’au 27 janvier dernier... .
pour les taxations. ...4:,....44. pure
Du s° Vexnennuzsr, de Rouen, en l’acquit du s° Bec- LAIR , Cy-devant entrepreneur des briques du grand aqueduc de Maintenon....... A de LA 00 DOQOUN
Du s° pe La Tour Rozran pour une grille de fer pesant 3522 livres qu’il a prise au magasin, à 2° la livre. 35ot 4°
19 febvrier : dud. s'° nu Murz, pour employer au reimboursement de quelques héritages acheptez aux environs de l’aqueduc de Maintenon, et 32h 10° 9° pour les taxations... ..... a TES pts ee 03 Hu DB de
23 febvrier : du commis de l'Extraordinaire des guerres à Limoges, en l’aquit de Marc FresLon qui l’avoit reçeu de trop sur le pavé de moïlon par luy fait en 1685 dans l'isle Gautier et l’isle la Loge, proche la machine de la
rivière de Seyne. .
sn 0
EE PARA LAN NE AL EL
Du s° Masre Cramoisy, imprimeur, pour le quart de 35974 qu’il doit payer à S. M. en quatre payemens égaux dont le deuxième est echeu le 1° janvier dernier, aux clauses portées par le contrat passé devant GazLoys. et son collègue, notaires au Chastelet de Paris, le 23 décembre 168/, enregistré plus au long sur le registre de dODD snse cr ei RE) Boat 207
Du nommé Berçeron le jeune, entrepreneur, pour le prix de la démolition du moulin de Choisy dans le petit Parvis, SR RS Ne dr eee LOS LOANTOIDOR
24 febvrier : dud. s° nu Merz, pour délivrer au s° Mar- ELIN CmaRLier, sçavoir : 1985# 9° 24, pour, avec 60000! dont a cy devant esté fait fonds, faire le parfait payement de 619854 9° 2° pour 5 aunes 3/4 de damas blanc de 3 aunes de large, broché d’or, à raison de hoof l'aune ; de 145 aunes 1/2 de brocard fonds rouge et cramoisy, broché d’or et d'argent, à 11ott l’aune, de 84 aunes 3/4 de brocard fonds bleu et rouge cramoisy, à Aho l’aune, et 29 aunes 2/3 de brocard fonds rouge cramoisy à la Persienne, de 2 pieds de large, broché d’or et d'argent, à 2008 l’aune; le tout livré pour le service de S. M. en l’année 1686, et 15000! à compte des étoffes de pareille qualité qu’il fournit, et 1410tt 10° 11° pour les taxations.. ..,.. 17197 0° 1° 3 mars : de VazenriN Lorin, pour le prix de cinq robinets de cuivre qu’il a pris au magasin, pesant Du nommé Laronraine, dit LA Rivière, entrepreneur
277 livres, à raison de 17° la livre........
à Maintenon, pour le prix des matériaux appartenans à S. M. qui luy ont esté livrez et pour la jouissance de vingt arpens de prez dans la prairie de Maintenon pendant l'année 16861: 442%, issu aa nt
Des nommez Dionis, Remy et Veypeau, menuisiers, pour le prix de 259 pièces 1/3 4 pieds A pouces de
bois provenans de la démolition de l’hostel de Vendose. isa HORMONE oi ee 2 OO Dad. s° pu Merz, pour délivrer au s° pe Launay orfèvre, pour, avec 12008 dont a esté fait fonds les 14 febvrier et 97 may 1686, faire le parfait payement de 138934 8° 9° pour quatre chandeliers d'argent à branches qu’il a livrez pour le service de S. M., pesant 338 mares 7 onces 4 gros, à raison de 31# le marc, y compris le controlle, et 10H par marc pour la façon, et 5# 15° 6% pour les taxalions....... ..…. 19094 4° 3° De luy, pour délivrer à Louis Piquereav, receveur du marquisat de Maintenon, pour son remboursement des non-jouissances deües aux sous-fermiers dud. marquisat à cause des travaux que S. M. a ordonné estre faits à la rivière d'Eure en l’année dernière 1686, y compris 5600tt pour le dédommagement de la non-jouissance de la blanchisserie de Maintenon pendant lad. année, et 106# 14° 9 pour les taxations :....... 19919! 0° »° De luy, pour délivrer aux s* Louis et Pierre pe Soprire, seigneurs de Louvetiennes, tant pour leur dédommagement de la non-jouissance du moulin de Louvetiennes pendant deux années, que pour le payement des dépenses à faire pour démolir led. moulin du lieu où il est, et le reconstruire dans un autre endroit, et 25 1° 4° pour les taxations......... nt jh :0089 at De luy, pour délivrer à Awrore Trumez, jardinier, pour la pension que S. M. luy a accordée pendant lannée dernière 1686, et 12% 10° de taxations. 1519 10° 9 mars : de luy, pour délivrer à Micnez Gerin, marchand jouaillier, à compte du chandelier de cristal qu'il a fourni pour le service de S. M., et 25f! pour les taxalions sise RSR Nr ER Re LIL IST USED De luy, pour délivrer au s° Par, sçavoir : 19894 12° 9° pour son payement de quatre médailles d’or, pesant ensemble 4 mares 2 onces 6 gros 2 grains, à raison de 57% 5° l'once, et 20254 pour soixante-douze médailles d'argent pesant ensemble 45 marcs, à raison de 45H le mare, y compris {of pour faire lourner les bords desd. médailles, le tout livré pour S. M., et 33# 15° 9° pour les tatahons LiDE un Lama dns Rte pie ho88h 8° 64 De luy, pour délivrer au P. Covrzer, jésuite, en considération des divers ouvrages qu’il compose, de la traduction de l'Histoire chinoïse qu’il donne au public, et 164 13° 4° pour les taxalions. ....... . 2016H# 13° 4% 16 mars : de luy, pour délivrer au s° Daxerz, sçavoir: 2500 pour un vaze de cristal en forme de galère,
1300 pour un vaze de pierre d’estoile, 7000! pour dix agathes, 2000 pour une tasse d’agathe onix sardonix, et 2304 pour une autre agathe onix sardonix
représentant une teste de femme, le tout livré pour le service de S. M., et 108H 11° 8° pour les taxations.... SAUTER DR RU CET ROSE ETAMSERA 12187
Deluy, pour employer au payement de plusieurs cristaux et autres pièces curieuses, sçavoir : 19554 pour un poisson de cristal; 1610f pour un griffon de cristal; 5754 pour un vase à fleurs de cristal avec deux anses; 8624 10° pour ue tasse d’agathe calcédoine ; 9204 pour un seau de cristal; 517 10° pour un autre seau de
_cristal; 6goft pour deux tasses d’agathe, dont l’une en
coquille; 230 pour une autre tasse d’agathe ovalle; 184% pour une tasse de jaspe ; 138 pour un pelit seau de cristal ; et 63att 10° pour une pièce de cristal en forme de fontaine, le tout livré pour le service de S. M., et le surplus tant pour les frais que pour le parfait payement d’autres fournitures de cristaux faites en 1686, et 74# 10° pour les Laxations..,........ 90184 5° 7°
De Maurice Gasriez, entrepreneur, pour les démolitions de l’hostel de Vendosme qui luy ont eslé délig45H 19° Des nommez Cuanreau, charpentiers, somme restant
VTRES . 0 0 0 00 0 à 0 + à dois ot ete et se jet An Te
à payer de 8034l pour le prix de 4017 pièces de bois provenans des démolitions de l’hostel de Vendosme, à
23 mars : du nommé Juranr, entrepreneur à Main-
900%:1e CERTA IE RE HAN ErNENEn LÉ AN AR
tenon, en déduction de ce qu’il redoit à S. M. sur son
18 mars : du s' pe Turwexyss, trésorier général de
entreprise &4 de COPA NE RENE LINE EDS
l'Extraordinaire des guerres, pour estre employé aux dépenses de la place royalle de l’hostel de Vendosme. . HUE M ee TR DR DU AT ee Dont
Dud. s° pu Mzrz, pour délivrer au s° Ducairox, garde magasin des plombs, par gratificalion, en considération de ses services, et 124 +0° pour les taxations. . HO Ae ANS ÉAM ATAER, A MO RS LE TT OU Up
19 mars : de luy, pour délivrer au nommé Parriarcue, de Venise, pour deux miroirs qu’il a livré pour le service de S. M., et Lot pour les taxations. ..... A8lot
20 mars : de luy, pour délivrer à la damoïselle Awxe BaïLepten, pour son dédommagement de la non jouissance d’une place qui luy appartient dans le vieux Versailles, qui a esté prise pour servir de magasin pour les Bastimens de $. M. depuis l’année 1678 jusques et compris 1684, et 354 pour les taxations. ..... 4235
2 avril : de luy, pour délivrer au s° Boiceau et sa compagnie à compte des marbres de Languedoc et des Pyrennées qu'ils fournissent pour S.M., et 58 6° 8* pour les taxations....124.,.2,,514h,0 mob 6187
De luy, pour délivrer au s° Le Brun, par gratifica-
tion, en considération des divers ouvrages de peinture qu’il a faits pour S. M., et 100tt pour les taxations. . OR INPES TAPER RENE ETES ET 18008
6 avril : de luy, pour délivrer à la veuve Lourper, tapissière, pour vingt-quatre dessus de formes et vingtquatre dessus de tabouretz d’ouvrage de laine de la Savonnerie qu’elle a livré dans le garde-meuble de S. M., montans ensemble à 35 aunes 31/96, à raison de 165% l’aune carrée, et A8K 11° 8° pour les taxa- FN PARMATSD REASON ETAT AS CA TAN AUS 58784 11° 8°
7 avril : de luy, pour employer au payement des maisons, cours et jardins appartenans à divers particuliers qui ont esté pris par ordre de S. M. pour faire l’'augmentation du cimetière de Saint-Cyr, et ce, outre et par dessus les héritages qui leur ont esté donnez en contr’échange, suivant les contracts d'échange qui seront faits au nom de S. M. avec lesdits particuliers, el 1 9h 11° 8° pour’ les ‘tétations. 2. 240 er SR 2369 11° 8°
8 avril: de luy, pour délivrer au s° Azvarez, sçavoir : 695% 10° pour un grand vaze d'amaliste ; 770# 8° pour un vaze de jaspe oriental; 256% 16° pour une coquille de lapis; 2354 8° pour une tasse de pirasol ; et 1191 14° pour une gondole de jaspe, le tout livré pour S. M.; 2074 11° 6° par gralification, et 194 6° pour les taxa- On FOR RER MN Re 2309 8°
De luy, pour délivrer au s° Dangrz, sçavoir : 3oott pour un vaze de jade; 3oof pour un vaze antique de cristal; 100! pour une tasse platite; 1200 pour une aiguière de cristal garnie d’or, le tout livré pour S. M.; 25oï par gratification, et 174 18° 4° pour les DAME 0 dE sd ad in 21674 18° A4
13 avril : de Pierre Le Maisrre, entrepreneur à Maintenon, en déduction de ce qu’il redoit à S. M. sur les ouvrages de son entreprise. ........ 8hgatt 6° 8°
Du nommé Yvon, associé des nommez BeLcer et Hovez, entrepreneurs de briques, par les mains du nommé TnérouIn...... é SORA S RS PEN PEER 250ott
Du nommé Juraxr, autre entrepreneur, en déduction dé ee qu'il redoit à S.M..::.4..1,%, 637 18° 11°
19 avril : de CLaune Marmiu, pour ce qu'il luy reste ez mains du prix de la vente des émondes d'arbres des avenues des Maisons Royales.............. 111H5°
27 avril : du s° PauLarr, somme provenant de la vente de 167 loises de tuiaux de fer de fonte de 8 pouces qu’il a livrez, à raison de 274 la toise. ....... 45ogk
De Marnix Nicoce et Jaques Minez, de Marly, 4ooë provenans de la vente des matéreaux de l’ancien magasin de Marly et de la coupe de la moitié des dix remises dé Hplainéd'Ouitiet 2 50602, Qu FUN hoott
Du nommé Barreux, pour le prix de 2650 pieds de planches de sapin qui lui ont esté délivrez par le s° pe Caumonr, inspecteur des travaux de la rivière d'Enrota Coin a LL on 1434 5° 6À
Dud. s’ou Merz, pour délivrer aud. s° Danerz, pour deux vazes de cristal, dont lun en forme de galère garni de pierreries, et l’autre en forme de char de triomphe dont les roues sont de cristal, et 47 10° pour les taxa- GONSF, 42e PAP EE ARE 5747 10°
29 avril : de luy, pour employer au remplacement des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites pour ses Bastimens pendant les mois de janvier et febvrier dernier, et 579 14° 9° pour les taxa- Hionb. A LMEUREE LE LS RARE 7o1 44h 14° 9°
De luy, pour délivrer au s° Perir, sçavoir : 194 ott15°64 pour neuf médailles d’or pesant 4 mares 1 once 7 gros 14 grains, à raison de 458# le marc, et 2300 19° 6° pour cent-une médailles d'argent pesant 51 marcs 1 once, à raison de A5 le marc, le tout livré pour S. M., et 354 10° 1° pour les taxations. ....... . h9296% 8° 11°
De luÿ, pour délivrer aux prestres de la congrégation de la Mission, à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six premiers mois de la présente année 1687, et ce y compris les laxations. 3000
12 juin : de luy, pour délivrer au s° BoiLeau et sa compagnie, à compte de la voiture des marbres de Languedoc et des Pyrennées qu’ils fournissent pour S. M., et 91 13° 4° pour les taxations. ..... 110914 13° 4°
15 juin : de Maurice Gagriez, pour 166 toises, h9 pieds cubes de matériaux qui luy ont esté livrez provenant de la démolition de l’hostel de Vendosme, à raison de 14K la toise, et du revestement du grand bastion hors larelosthte;s seb ARS Or se 65244 9° 6°
Du s° Deracroix, de Fontainebleau, pour le prix de la vente des branches des quinze arbres abattus dans le parc d'Egreville.. ..... L'ÉTAT RUE 2h54 5°
De François Lucas, pour le prix de 67337 livres de fer qu’il a reçeus, provenant de la démolition de l’hostel de Vendosme, à raison de 8# 5° le cent.. 55544 9° 84
De luy, pour le prix de ceux qu’il a receus du magasin de Versailles. toi, SUR, 119104 4° 5°
17 juin : dud. s° pu Merz, pour délivrer au s° Accauzr et compagnie pour 53 blotz de marbre blanc d'Italie qu'ils ont fourni pour le service de S. M., contenant 1538 pieds 4 pouces 9 lignes 1/2 cubes, sçavoir : le pied ; 552 pieds 10 pouces 8 lignes 1/6, à 11 11° le pied; et 72 pieds à raison de 124 le pied, et 1434 15° 9° pour les taxations. . ... D PATES RES AR 173984 11° 9°
1313 pieds 6 pouces 1 ligne, à 11# 2
IMPRIMERIE NATIONALE
18 juin : de luy, pour délivrer au s° pe Turmenyess pour remboursement de pareïlle somme payée pour uni grand seau et deux buirettes de cristal qu'il a fait venire de Milan pour S. M., et 5# 5° 5% pour les taxations. . . ART TN DER TN PE PE 6 bis 6891 455"
22 juin : des nommez Haserr et Jaquer, entrepre-neurs à Chambord, pour les pierres et moïlon qui ontt esté pris dans leurs carrières, et ce en déduction de ce: qu'ils redoivent au Roy sur leur entreprise. .... 24attt
D'eux, en l’acquit des nommez Ausin et DugLanc,, autres entrepreneurs aud. Chambord, pour les pierres: et moilons pris dans les carrières desd. Ausin et Du-- Bo le 0 da AUS EAU ÉE dents 643 18°°
Dud. s’ nu Merz, pour délivrer au s° Marcezin CHar-- Lier, marchand, à compte des étoffes d’or, d'argent ett de soye qu’il a entrepris de faire pour S. M., et a5tt pour les‘ laxations. n4,.:0%, 4440 46 à Li45#9 8H
23 juin : de luy, pour délivrer aud. Accaur et com-pagnie, à compte des frais qu’ils ont faits pour faire ve-nir pour S. M. des marbres d'Italie qui appartenoient à: l'ancienne compagnie, et 116% 13° 4° pour les taxations.. ROUEN NE em Er dstènets a Rra6fes ht
De luy, pour délivrer, sçavoir : 261 oft à Josras Bee, orfèvre, pour plusieurs bordures d’or émaillé pour dess agathes et autres ouvrages par luy faits pour S. M., ett 1hooï au s° Bosc, pour quatre agathes et douze petits: eamayeux où sont les douze empereurs, qu’il a livrez pour le cabinet de S. M., et 33h 8° 4° pour les taxations.. RE TARL dE dsl T7 6 ro LG E 20%
29 juin : du s Lassé, pour la vente par luy faite de: dix-neuf batteaux chalans construits en Auvergne et quii estoient destinez pour servir au s° Le Maisrre au trans-port des matériaux du grand aqueduc de Maintenon... SERRE OUT QU RARES ORET | LE DR PEN UE A: LOL
De Jaques Mazière et Pierre BerGeron, entrepre-neurs, pour le prix de 12300 de vieilles tuiles prove-nans des murs du Potager.....,......... 110 14°
De Pniriepes Rexauzr et Vincent Monez, serurriers,, pour le prix de deux tonnes d’huile de navette qu’ils ontt receu des magasins de la machine. ......... 260 8°°
26 juin : dud. s° pu Merz, pour employer à compte: des dépenses extraordinaires que $. M. a ordonné estre: faites à la rivière d'Eure, et 3334 6° 8° pour les taxa-- Henri ES une To phir At it . Lo3334 6° 81
5 juillet : de luy, pour délivrer à Josspx Arvoux pour’ deux autruches et trois moutons de Thébaïde qu’il a livrez à la ménagerie de Versailles pour le service de: S. M., de l’envoy du s° Moser, et 7h 1° 8° pour les DT PRE CR ER TT PRE M UARETE . 8651 1° 8°
De luy, pour employer à compte des dépenses des bastimens que S. M. a ordonné estre faits à Trianon pendant la présente année, et L164 13° 4 pour les laxatongs si ébéue bia ue ue, dé 50416H 13° 4%
9 juillet : de luy, pour délivrer à la dame ss Bnxviarres, pour lè supplément de partie des héritages dépendans de ladite seigneurie de Breviaires occupez par les travaux des environs de Versailles, pour lesquels il lui auroit cy-devant eslé donné en contre - échange 78 arpens 13 perches 3/4 de terres labourables et prez mentionnez par le détail à la fin de lestat de remboursement de plusieurs autres heritages, arresté par ordre de S. M. le 7 juillet 1686, lesquels 78 arpens 13 perches 3/4 de terre et prez appartiendront doresnavant à S. M. au moyen du payement de lad. somme de 7h05 8°, et 618 14° 2° pour les taxations. 74678 a° où
13 juillet : de luy, pour employer aux réparations que S. M. a ordonné estre faites au chasteau de Limours, et A5 16° 8* pour les laxations.. 55454 16° 8°
14 juillet : de luy, pour délivrer à la veuve Louroer pour trois tapis de laine, d'ouvrages de la Savonnerie faisant la suitte de la grande gallerie du Louvre qu’elle a livrez dans le garde-meuble, contenans 67 aunes 1/4 carrées, à raison de 150! l’aune, et 84# 1° 3% pour les UT AVE OS ES Co VUE ie 10171H11° 3°
De Juy, pour délivrer au nommé Dupowr, pour vingtquatre dessus de forme et vingt-quatre dessus de tabouretz de laine d'ouvrages de la Savonnerie qu'il a livrez pour S. M., conlenans ensemble 39 aunes 2/3, à raison de 1654 l’aune, et 54K 10° 10° pour les laxations. ... DUREE +0 MAO D ONE NT PE 6599 10° 10°
20 juillet : de Prenne Le Cerc, dit Prrre, entrepreneur, en l’acquit du nommé Bawceux, pour 2650 pieds de planches de sapin d’un pouce d'épaisseur qui luy ont esté livrez par le s° n£ Caumowr pour faire des camions. Lie tt Bou LORS PAU pr emaast 1434 10° 10°
16 juillet : dud. s° nu Merz, pour délivrer au s° Perir, pour treize médailles d’or pesant ensemble 10 marcs 1 once 6 gros 1/2 14 grains, à raison de 57# 5° l’once; h85 médailles d'argent pesant 276 marcs 2 onces A gros 1/2, à 45H le marc, y compris 247 10° pour la tourneure desd. médailles, le tout livré pour S. M., et 1444 14°6* pour les taxations. . . .. .. 1751117" 02°
20 juillet: de la somme de 200! qui auroit esté ordonnée le 22 juin dernier à Mazère, le jeune, sculpteur, à compte d’un nouveau pied de bassin qu’il devoit faire pour la Colonnade de Versailles, auquel il n’a point travaillé. . aoot 21 juillet : dud. s° pu Merz, pour la continuation
des dépenses des bastimens que S. M. a ordonné estre faits à Trianon pendant la présente année, et 8334 6° 84 pour les taxations ............,.... 1008331 6° 84
27 juillet : du nommé Le Moyxe, fondeur, pour le prix de 10700 livres de vieux cuivres qui lui ont esté délivrez du magasin, à raison de 10° la livre.. 5350 250ott
De la veuve Nicocas Le Mae, autre, pour 3000 livres dem: cu aura anus Soit
Du nommé Royer, autre, pour 5000 livres idem...
Du nommé Le Loup, pour 5000 livres idem. .
stone Je aout Du nommé pe Namvize, autre, pour 45oo livres
és
RACE PL AMEN PANNE EE MR PES EST Lu Du nommé Drounver, autre pour 2500 livres idem. Lars editer t au enitaboit
23 juillet : des nommez De Sawr-Denis et pe LA Lavne, de Saint-Germain, pour les bois de haute futaye qui sont renfermez dans le boulingrin de Saint- Germain, sans y comprendre les fruitiers ny les petits ormes au-dessus de dix ans, non plus que les palissades.
ao Be at ax biere a PUISE D
Dud. s° pu Merz, pour employer au remplacement des dépenses extraordinaires des Bastimens pendant les mois de mars et d'avril derniers, et 1388 17° 8° pour les taxations. ..... dir. net 4 68064 mt8t
De luy, pour délivrer au s° Hauniquer ne Bzancourr et ancienne compagnie, à compte des marbres d'Italie qu’ils ont fourni pour $. M., et 250otf pour les taxations. ...
ss... ....
SNEURETDE ann aneol ENT E Juug 408boft
10 aoust : de la somme de 2121 11° qui auroit esté ordonnée estre payée à M. le prince ne Fusramsere, par l’estat de remboursement des terres occupées par le canal de Gallardon, le 26 janvier dernier, attendu que lad. somme fait partie du prix de la terre de Grogneui dont il a esté payé au moyen de la vente qu'il en a faites se au 1ovalqu Pres AU ab. correpg 1e 1°
5 aoust : dud. s mu Merz, sçavoir : 514494 16° pour employer au payement du prix principal et non jouissances des lerres, prez, bois, vignes, maisons, jardins et terres à filasse appartenans à divers particuliers, lesquels sont occupez par le prolongement du canal d'Épernon, par le petit canat fait pour faire tomber le ruisseau de Rezeux dans le grand canal ; des terres et vignes occupées par les carrières du costé de la montagne de Saint-Denis; des non-jouissances de celles qui sont au pied de la montagne des Marmousets jusques et par delà l'église de Droüe où l’on voiture et décharge les grais ; des non-jouissances des terres qui sont entre lad. montagne de Saint-Denis et le canal où l’on voiture et dé-
charge les matériaux, du dédommagement du dégât que les grandes eaux ont causé le long du canal d'Épernon par la rupture des digues dud. canal, arrivée le 26 juin 1686, et des maisons, cours, clos et jardins qui se rencontrent dans l'alignement de l’aqueduc en terre dans le village de Telleville, autrement dit les Quatre-Vents, lesquelles maisons ont esté démolies en la présente année, et 428H 13° 8% pour les taxations....... 51871 9° 8°
De luy, pour délivrer au s° Boixgau et sa compagnie, à compte de la voiture des marbres de Languedoc et des Pirennées qu’ils fournissent pour S. M., compris 108 6*8* pour les taxations. . ............ 151084 6° 8°
De luy, pour délivrer à M°° la duchesse ne Créqur, pour deux tableaux, l'un de Pau VeroNÈzE, représentant Moyse sur les eaües, et l’autre du Dowrrcain, représentant une Vierge, des enfans et saint Antoine de Pade, 52434 6° 8° 17 aoust : du commis de l’Extraordinaire des guerres
et 43# 6° 8 pour les taxations. .....
de Provence, la somme de 82t, qui a esté retenue par le commissaire L’Exranr pour les nolis de deux patrons d'Arles qui y avoient amené de Marseille des orangers mal conditionnez.. ..... MH MODES MUR QUE, Re
Du nommé Jurawr, entrepreneur des grais du grand aqueduc de Maintenon, en déduction de ce qu’il redoit au Roy sur son entreprise. ............. 14291t#9°1°
Du nommé Jaques Lucas, plombier, pour le prix de h4584 livres 1/2 pesant de soudure qui luy ont esté fournis au magasin du Roy...... 122608 14° 9°
5 aoust : dud. s° nu Merz, pour délivrer au nommé Rasroin, facteur d’orgues, pour le buffet d'orgues, qu'il a livré pour le service de S. M., et 19H 10° pour les Éiomans 2. tbe, PhD HNCE 44481440
17 aoust : de luy, pour employer à la continuation des dépenses des bastimens de Trianon, et 75ot pour les Pranhione 0 Hu Ven POS ENS LATE 9075ott
De luy, pour employer au payement des dépenses et réparations nécessaires à faire pour la conservation des eaues de Barrège, et 7 7° 8° pour les taxations. ... 863 2° 8°
7 septembre : de luy, la somme de 500ff qui auroit esté ordonnée le 3 1 aoust dernier à Dowinico Cuccr, ébéniste , à compte de deux grands cabinetz d’orgues de marquetterie qu’il fait pour S. M., laquelle il n’a pas re- Cent Rien
rs... ss
REMONTER DR li dl 16 septembre : dud. s' nu Merz, pou employer à la continuation des dépenses des bastimens de Trianon, et 1000 pour les taxations......... bol til, 114 210008 21 septembre : de Jean Mazcer, charpentier, pour le prix de 204 solives provenans des bois de charpente du
comble de la tour de la machine, qui ont esté démolis et rendus aud. Mazzer, à raison de 25of le cent....,
dre. 0 eos .
s' Le Bzanc à compte du travail qu'il fait pour la recherche des monnoyes et médailles du cabinet de S. M., et 33 6° 8° pour les taxations. ..... 1400831678
28 septembre : de luy, pour délivrer aux s° Accauzr, BLancourr, DE Laisrre et Monrérann, à comple des marbres d'Italie qu'ils fournissent pour S. M., et 1251 pour les taxalions....... he Mir 4 ball
De luy, pour délivrer au s° Persr, pour dix-neuf médaïlles d’or, pesant 12 marcs 6 onces 4 gros 1/2 19 grains, à raison de 574 5° l’once, et deux cent soixante médailles d'argent pesant 135 marcs 7 onces 4 gros, à raison de A5 le marc, qu'il a livrez pour S. M., y compris 126# pour la tourneure desd. médailles, et 100 18° 6° pour les taxations.......... sbairet LH eBd qi 15° 9°
29 septembre : de luy, pour délivrer aux chanoines et chapitre de Saint-Martin de Liège, pour une agathe représentant Alexandre qu'ils ont mise dans le cabinet de S. M., et 164 13° 4° pour les taxations.. 20164 13° 4°
30 septembre : de luy, pour délivrer au s° Marceui Caruier, marchand, à compte des étoffes qui luy ont esté ordonnées pour meubler Trianon, et 15olt pour les taxatidnst is dome LE QU ALT te 18150
5 octobre : d’'Esrienne Yvon, couvreur, 600oft qui luy ont esté ordonnées le 6 juillet dernier à compte de la couverture du nouveau bastiment de Trianon à laquelle ïl,n'a point-travailé. Li semenk et ... 6ooot
4 octobre : dud. s° pu Merz, pour délivrer au s° Mi- GNARD , peinire, pour, avec 3000 qu'il a cy devant receues, faire le parfait payement de 9000 pour les ouvrages de peinture qu’il a faits au platfonds du cabinet de Monseigneur le Dauphin, et 5ott pour les taxations, OT E Le CAT es D dpt EE re Led 605otl
5 octobre : de luy, pour délivrer à M®° la duchesse p£ VERNEUIL, pour payement de cinquante-deux orangers qui ont esté tirez de l’orangerie de son chasteau de Verneuil et amenez dans celle du chasteau de Versailles, et 834 6° 8° pour les taxations........... 10083 6° 8°
19 octobre : de luy, pour employer à la conlinuation des dépenses des bastimens de Trianon, et 1250 pour Jes tatatione, 5 Lane SRB 151990
De luy, pour délivrer aux s° Accauzr, Bzrancourr, Devaisrre et Monrenann, à compte des marbres blancs d'Italie qu'ils fournissent pour S. M., et 175 pour les ALAHONE Este 1e» à ste ht at ob ccleaner at 1m 21 octobre : dud. s° pe Turmenyes, receveur général
de lhostel des Invalides, 1000001! pour estre imputée aux dépenses de l’église dud. hostel.. .... .. 100000!
De luy, pour employer aux dépenses de la place royalle de l’hostel de Vendosme........... 100000
28 octobre : de Tomas Saurer, menuisier, pour le prix de vieilles poutres qui ont esté oslées du chasteau de 58 16° 9 novembre : de Ja somme de oo qui auroit esté
Fontainebleau......... AO NES DURE “5
ordonnée le 19 octobre dernier aux nommez Carrigry et Juwez, sculpteurs, à compte de quatre chapiteaux pilastre qu’ils font en marbre pour Trianon, laquelle ils p'oût point recenp:: sua .huudu test Eat OO 14 novembre : dud. s° pu Merz, pour délivrer au s' marquis »’Hersaucr, pour trente orangers qui ont esté pris dans l’orangerie du chasteau d'Herbault et voiturez dans celle du chastean de Fontainebleau, et 414 13° A pour les laxations. ........4....: 108. 1Botalt 13" fé Deluy, pour délivrer à Nicocas Varin, par gratification extraordinaire, en considération du soin qu’il prend des eaues du chasteau de Fontainebleau, ct 84 6° 8° pour les taxations. . .. .. MU ERREUR 10081 6° 81 19 novembre : de luy, pour délivrer à la veuve Lourper, pour douze dessus de formes et douze dessus de tabouretz, ouvrages de laine de la Savonnerie de plusieurs couleurs à fonds violet, contenant ensemble 17 aunes 2/3 d’aune carrées, à raison de 165# l’aune, qu'elle a livré pour S.M., et at 5° 10° pour les taxafipnssaualal sain tarde. “hu de 189000! not De luy, pour délivrer à Josepx Arnoux, pour quatrevingt-quinze poules sultanes, huit autruches, quatre moutons de Barbarie, trois chèvres de la Thébaïde, cinq damoiselles, une cigogne, trois poules de Barbarie, quatre cannes d’Egipte et trois caïlles de Barbarie qu'il a livrez pour S. M. à la Ménagerie, de lenvoy du s° Moxmer, et 474 15° 9° pour les laxalions.. .. 57784 15° 9° 23 novembre : de luy, pour employer au payement des gratifications que S. M. a ordonnées aux officiers de ses bastimens et jardins de Fontainebleau en considéraüon du bon estat de leur entretenement pendant la présente année, et 231 11° 8° pour les taxations. . ... sé hd horus a088tatie De luy, pour délivrer au s'° Danerz, sçavoir : 7000! pour lrente-six agathes, dont plusieurs sont onix, sardonix, taillées en relief et en creux; 6oooft pour un vaze de prime d’éméraude orientale laillée en feuillages de relicf, dont la garniture d’or représente un Bachanal ; 3000" pour un grand vaze antique de jade verd taiïllé en relief soutenu par un esclave, de la mesme pierre; 2000f! pour
i un grand vaze d’agathe jaspée, laillé en forme de co-
quille; goot pour un vaze de jade blanc en forme de dragon garni de diamans, émeraudes et autres pierres précieuses; 2000 pour un grand vaze de crislail de roche dont l'ance est de mesme morceau et dont les appliques sont d’or émaillé; 5504 pour un petit vaze de jade verd, le tout livré pour S. M., et 1050 par gratification, et 1874 10° pour les taxations... 22687 10° 24 novembre : de luy, pour délivrer à M. pe Fieuser, pour trente-trois orangers qui ont esté pris dans sa maison de Beauregard pour S. M., et 41 13° 4° pour les lbralidnasni. él éle urebhtun Tin “4 Bodies at af 25 novembre : de luy, pour délivrer au s° pe Tur- MENYES pour son remboursement de pareille somme qu'il a fait payer par son commis à Cazal, pour le prix de plusieurs cristaux, sçavoir : 5751 pour un vaze à deux anses; 391 pour une lasse à deux anses; 506 pour une aiguière; 579 pour un grand seau; 5174 pour un autre seau ovalle, le tout livré pour S. M., g4i 15° pour les frais, et 214 19° 10° de taxalions... 26614 /° 10° Deluy, pour délivrer au P. Couper, jésuite, par gratificalion, en considération du travail qu'il a fait à la bibliothèque de S. M., et 251 de taxations... 30254 26 novembre : de luy, pour la continuation des dépenses des bastimens que S. M. a ordonné estre faits à Trianon pendant la présente année, outre les fonds cydevant fails, et 125ot pour les taxations.. .. 151250 De luy, pour délivrer à Josias Bezce, orphèvre, pour sept bordures d’or émaillé pour des agathes qu’il a fait pour S. M., et 14 16° 6° pour les taxalions. . . dites HO RE EN oh dt 270t Lt gi 30 novembre : de Fnaxçois Forez et autres particuliers, pour le prix des bois des magasins de l’Artoire et du Perray vendus au profit de S. M...... 4864 10° 9° 1* décembre : dud. s° pu Merz, pour délivrer au
s® Marceuin Cartier, pour parfait payement de 507334 8° 4° pour 45 aunes 2/3 de brocard, d’une aune de large, fonds blœu ct fonds rouge cramoisy broché d’or et d’argent à la Persienne, à raison de 44oK l’aune; 28 aunes 1/4 1/2 de brocard, de trois pieds de large, fonds rouge cramoisy broché d’or uni et frizé, à 420 l’aune ; 93 aunes d’autre brocard, de deux pieds de large, fonds rouge cramoisy broché d’or et d'argent et de soye de plusieurs couleurs, à 200 l’aune, et 28 aunes moins demi quart de brocard d’or uni fonds rouge cramoisy en quatre pièces, à raison de 110 l'aune; le tout livré pour le service de S. M., et 172l 15° 6° pour les taxa- CU C RP EMNER nat qmdnt ab lt 220906088710"
9 décembre : de luy, pour délivrer au s° Per, pour vingt-deux médailles d’or pesant ensemble 7 marcs
h onces 7 gros, à raison de 57h 5° l’once, et de quatrevingt-dix médailles d'argent pesant ensemble 30 marcs 3 onces 5 gros 1/2, à raison de 45H le marc, qu'il a livré pour S. M., compris 48H 10° pour la tourneure desd. médailles, et Aot 17° 4° pour les taxations. .... ARS RE LPS RENAN SE ANSE ES Ho Es ATH 6 décembre : de luy, pour délivrer aux prestres de la congrégation de la Mission, à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant les six derniers mois de la présente année 1687, y compris les taxatongs ns ROLE) ER Rte es ER IE :. 3000!
12 décembre : de luy, pour employer au payement du prix principal et non jouissances des terres, prez et bois appartenans à divers particuliers, occupez par les travaux que S. M. à ordonné estre fails dans les hauteurs de Vaucresson, Jardy, Garche et la Marche, tant pour les rigolles que pour les roultes faites dans lesd. bois pour la commodité de la chasse, sçavoir : dans les buissons de Ruel, de Garche, les bois Marottes, Fosse-Repose, les bois de Vildavray, la Garenne, de Sève et ceux de Verrière et d’Igni, el 2924 16* Afpour les taxations. 354314 14° 04 De luy, pour employer au remplacement des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites pour ses bastimens pendant les mois de may et juin dernier, et 14574 6° 6° pour les taxalions. ....... 1763364 6° 6° 14 décembre : de luy, pour délivrer au s'° pe Beau- LIEU, pour quatre agathes onix et de couleur fournies pour S. M., et 174 10° pour les taxations.. 21174 10° 21 décembre : du s° Morzer, pour le prix de deux robinets de cuivre de chacun 4 pouces de diamettre et un d’un pouce 1/2, pesant tout ensemble 313 livres, qu'il a eus du magasin, à raison de 15° la livre.... 9344 15° 23 décembre : dud. s° pu Merz, pour employer au payement des nouvelles conduites de tuyaux de fer de fonte que S. M. a ordonné estre posées dans le jardin du chasteau de Versailles à cause des changemens de la fonlaine de Latonne, et 214 4° 6% pour les taxations.. . US MN Te RSR ER pi rat 013 NN eos 19" b' De luy, pour délivrer à M. rs Vizzacerr, en considération de l’inspection générale que S. M. luy a ordonnée sur ses bastimens pendant la présente année, el 1334 6° 8° pour les taxations. ....,...,. 161334 6° 84 28 décembre : de Raoux pe Pierre, dit La Porte, charpentier, pour le prix des vieux bois de charpenterie provenans de la démolition d’une héronière et d’une milanière qui ont esté ostées du pare de Noisy par ordre derSML Een an AUinE-VRpate RUES hoott 8 janvier 1688 : de M° Esrignne Jeuannor, s° De
BaRTILLAT, pour employer au remplacement des dépenses
des bastimens que $. M. a ordonné estre faits à Trianon pendant l’année 1687, outre les fonds cy devant faités, et 1000 pour les taxalions ......... 4... 1910000
De luy, pour délivrer au s° Leresvre, par gralificatiom, en considération du service qu'il a rendu dans lesed. bastimens, et 66# 13° 4% de laxations.. . 80664 13° /4°
19 janvier : de M. pe ra Touanxe, trésorier général de l’Extraordinaire des guerres, pour estre employé au remplacement des dépenses de la place royalle de l’hostiel dé Vendosm:, ii 44,000: aSiuie an 229099 1:3°
De la somme de gof pour laquelle Pierre CHATILLON est employé dans lestat des gages des matelots du camal de Versailles du quartier de juillet dernier expédié le at décembre 46842. RER Gt go
1° febvrier : dud. s’ pe Barrizzar, pour employer au remplacement des dépenses extraordinaires que $S. M. à
ordonné estre faites pour ses Bastimens pendant les mois de juillet et aoust 1687, et 168oï 1° 8° pour des taxa- 2035388 1° 8°
5 febvrier 1688 : de luy, pour employer au remplacement des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre faites pour ses Bastimens pendant les mois de septembre et octobre 1687, et 1139% 8° 10° pour les taNAHONSLS AD UÉAREE LH 13779928 8° 104
7 mars 1688 : de luy, pour employer au remplacement des dépenses extraordinaires que S. M. a ordonné estre failes pour ses Bastimens pendant les mois de novembre et décembre 1687, et 10834 3° 10° pour les hantions à. 20 tabou 1310664 3° 104
6 may 1688 : de plusieurs particuliers, pour les loyers des maisons appartenantes au Roy à Paris, pendant l'année 1687.......... PAS AUNMRE, ss 3710
DÉPENSE
CHASTEAU DE VERSAILLES
MAÇONNERIE
5 janvier-23 aoust : à Prerne Le Maisrre, entrepreneur, à compte de ses ouvrages de maçonnerie pour le réltablissement des rampes del’Orangerie (8 p.). 784ott 1 4° (6°
13 avril-25 may: à luy, sur la maçonnerie qu'il fait tant aux puisars qui reçoivent les eaues qui tombent dies gargouilles du dessus de l’Orangerie qu'aux massifs «de Saint-Leu pour les groupes de figures des entrées de lad. orangerie (3 p.). 5’. “2.24 194010 ARLES 85080
5 janvier- 7 décembre : à Gerann Manoov, entrepr'eneur, pour ouvrages et réparations de maçonnerie, tant au chasteau que dans le jardin, y compris ses soins ‘et équipages, depuis le 23 novembre 1686 jusques fin novembre:168%{(#4ipis 008 7e ERA POSE 13065
29 juin-3 aoust : à luy, sur ses ouvrages de maçomnerie tant aux aqueducs qu'au bassin de Latonne (4 p..). 21000
14 septembre : à luy, pour ses réparations de maçomnerie qu’il a fait à la Ménagerie depuis le mois de miay jusqu’au 12 aoust, y compris 145 9° pour ses soins et Gp. 25 GO Si OR NAQ r 40 jo dis 750
6 juillet-21 décembre : à Jaque Mazière et PIERRE BenGeron, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’ils font pour les nouveaux bastimens de Trianon (14 p.)....... In, FAT h4638:8#
27 avril-14 décembre : à Noëz, maçon, parfait paye-
ment de 13230 10°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par luy faits tant au chasteau de Versailles qu’en divers endroits dépendans d’iceluy, pendant les années 1685, 1686 et 1687 (5 p.)......... 2930
25 may-26 octobre : à Duray, entrepreneur, parfait payement des ouvrages de maçonnerie pour le rétablissement des murs de douve du second réservoir du Chesnay (le phase 22809, 0, 2,7 Se here 2845 13°
20 juillet-g novembre : au s° DauvisziEr, appareïlleur, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il a fait pour rétablir et remettre de niveau les murs de terrasse du parterre du Midy et à la pièce des Suisses (3 p.). 6261
25 septembre : à luy, pour avoir rétabli le mur de pierre de taille à la cage de la soupape pour la décharge de la pièce des Suisses ........,4.... dir 18 C0 Get
2 mars-13 avril : à Rossiexoz et Dasapy, entrepreneurs, parfait payement de 7359 9° pour leurs ouvrages de maçonnerie lant au réservoir de Trianon qu'aux murs de closture de lad. pépinière de Trianon el des pierrées qu'ils ont faits dans le jardin de Versailles (4 p.).....
He PRIS PÉSISRRER SEA MUBIAS 23098 9° 16 mars-21 décembre : à eux, sur leurs ouvrages de maçonnerie au réservoir de Trianon (5 p.)..... 2900
20 juillet-3 aoust : à eux, sur la décharge qu'ils font au bout de la grande pièce du canal (2 p.)..... 600 3-24 aoust : à Lespée, entrepreneur, sur ses ouvrages de maçonnerie , en 1685, en divers endroits du petit parc de Versailles (4 p.).......... AGIR, Go of
5 janvier-16 mars : à Pouiccier, entrepreneur, sur les murs qu’il fait au bout du petit canal sur le chemin de la Ménagerie (2 p.)......... RTE NS CT 3hot
17 aoust-9 novembre : à Nicozas Le Joncezeur, entrepreneur, parfait payement de la pierrée et de la conduite de grais qu'il a rétabli pour conduire l’eau de la fontaine de Saint-Pierre à la Ménagerie (2 p.). 4o8tt 7°
12 octobre-7 décembre : à luy, sur la conduite de grais posée pour conduire l’eau de la fontaine de Trianon hors de la Pépinière et une pierrée pour en détourner les mauvaises eaues (2 p.)..... AS du FAURE NE gag 3° 4
30 novembre : à luy, parfait payement de 286att 6°, à quoy montent ses ouvrages de ciment à la Salle du alu el ere Lau NT BIT sr Lo 869h 6°
31 mars-13 avril : à pe LA Pranre, appareïlleur, parfait payement du rétablissement de la porte du petit parc proche P'Ordngerie (aipi)i5 sir 531 19°
22 juin : à luy, pour le rétablissement du mur à costé de la porte du petit parc proche l'Orangerie et des ouvrages de plastre de la barque (sic, pour baraque) du POrHER Sa nn te PATTES PARENT TE 106 19°
5 janvier : à Ducros, maçon, pour avoir accomodé trois cheminées de l'appartement de M°* px Luxemsourc au chasteau de Versaïlles...,..,........ ae 2 At
27 avril : à Giçar, limosin, pour avoir alongé de 2 thoises l’aqueduc qui traverse le chemin au-dessus de la pièce: des. Suisse, .. 44 24 en lin 361
11 may : à Canu, scieur de pierre, pour avoir scié 80 pièces de pierre dure au piédestale de l’Andromède pour lincruster de manhre" 15 ua liiue 18
28 septembre : à La Mens, appareilleur, pour la façon el posage du piédestale qu’il a fait à l’Orangerie pour la figure de FLamanD................... kaf
26 octobre : à Mrcugz, tailleur de pierre, pour avoir taillé le piéd’estal pour porter le groupe de figures de Reexaunin, sculpteur, au parterre de l’Orangerie.. Ait
23 novembre : à Lacaamgre et L’Orawce, tailleurs de pierre, pour avoir retaillé les deux pieds d’estaux des groupes de marbre de l'Orangerie............. 32h
Somme de ce chapitre... 511995 11° 4*
CARREAU, CHAUX ET CIMENT
5 janvier-23 novembre : à pu Buisson, carreleur, sur ses ouvrages et réparations de careau de terre cuite au chasteau de Versailles (8 p.)............... 1790H
20 juillet : à Micuez Rocen, pour cinq muids deux liers de chaux de Saint-Arnoul qu'il a fourni pour faire le ciment pour les marches du bout de la terrasse du parterre du midy, du costé du Labirinte, à 364 le muid.. 2041
À Georces Hésenr, pour vingt-trois muids neuf septiers de ciment qu'il a fourni, à 26# le muid. 61 7 10°
Somme de ce chapitre... ..... 25714 10°
TERRASSES ET OUVRAGES DE CONROY
9 janvier-10 aoust : à Pierre Le Czerc, dit Pire, terrassier, parfait payement de 13849", à quoy montent les fouilles et transport de terre par luy faits dans le petit parc pour y faire le chemin de Saint-Cyr (13 p.).. PTS RES CE CP CIE PE PEUT 110611
5 janvier-3 aoust : à luy, sur les terres qu'il fait transporter pour l'augmentation de la pièce des Suisses LT D RARE ET PRAT POSA NE LEE S ENREURE 6 83800ft
16 febvrier : à luy, pour son remboursement de dix hommes qui ont travaillé deux heures pour le chemin du Roy au-dessus de lad. pièce des Suisses... ...... 1aft
3 aoust-23 novembre : à luy, sur les terres qu’il a enlevées pour faire le chemin de Satory au-dessus de lad. pièce des Suisses (6 p.)........... 18646 10°
17 febvrier 1688-7 mars 1688 : au s' Le Beseur, trésorier général des Bastimens, en exercice en 1688, 1800! réstans du fonds de 1687 pour employer au payement de lad. augmentation (2 p.)........... 1800
16 febvrier : à Durann, terrassier, pour les pierres qu'il a dégorgé et rétabli dans le jardin et le conroy qu'il a posé derrière le mur, au bout du petit canal, sur le chemin de la Ménagerie................ 974 10°
31 mars-927 avril: à Duran et La Force, parfait payement du rétablissement du conroy du pourtour du réservoir de Saint-Cyr (2'p.)................ hg3tt
31 mars-8 juin : à eux, parfait payement du conroy qu'ils ont rétabli aux deux réservoirs du bout de l’aisle et à ceux hors le jardin (3 p.)............. h374 1°
29 may-14 septembre : à eux, parfait payement des ouvrages de conroy qu’ils ont rétabli aux deux réservoirs du Chesnay, lors du rétablissement des murs (5 p.).. RO RTE CU ME NE IAE 1597 10°
20 juillet-17 aoust : à eux, parfait payement des ouvrages de glaize par eux faits aux bassins des Lézards et dseluy de Latoñnela ph... 7hott 13°
3 aoust : à eux, pour le temps qu’ils ont employé avec leurs ouvriers à rétablir les conrois de glaises des fontaines dans le jardin. ..:.....41......4. 334 19°
17 aoust-23 novembre : à eux, parfait payement des ouvrages de glaise qu’ils ont fait derrière les murs de l'augmentation de la pièce des Suisses (4 p.)....-.... dt à NE à MT td Ed MR 254 Kad bnerse 1966 6° 8°
31 aousl : à eux, sur les ouvrages de glaise qu'ils ont
fait en plusieurs endroits du jardin et à la décharge de la grande pièce au bout du canal ......... 874 o° 8?
21 décembre : à eux, pour le rétablissement qu'ils ont fait au bassin au bout du canal, du costé de la Ménager): Vds, READ EURE PENSER PURE FRE 65 10°
27 avril : à Janson l’aisné, lerrassier, pour avoir planté et dressé le petit jardin de l’Orangerie et avoir raporté de bonnes terres hein ire HO LH Hi ae ot
21 décembre : à Cnarces Fouquer, terrassier, parfait payement de 71 11 13°, à quoy montent les ouvrages de transport de terre par luy faits à la grande avenue en face du chasteau de Versailles en 1683 et 1683...... 7611 13° 7-21 décembre : à Couner et RévérenD, terrassiers,
.... se
à compte du régallement et sablage qu’ils font entre les grilles de l’Orangerie (a p.).........:...... 9210h 21 décembre : à Berman, terrassier, à comple des trenchées qu’il fait et qu'il remplit de bonnes terres pour planter des arbres autour du gazon au-dessus de l’augmentation de la pièce des Suisses. ........... 2508 3 aoust-12 octobre : à Roze, terrassier, à compte des terres qu’il fait transporter dans la pépinière de Trianon (5 60 RSSERES Se Se TR tan dia QE) pd se te 3180 26 octobre-21 décembre : à luy, pour le rabaissement du parterre de Trianon (5 p.)......... h55ot 5 janvier : à Duva et nes Kesnes, terrassiers, pour avoir. vuidé et nettoyé les neuf glacières qui sont à Versales etc ee RS A Doté à tu aa UN a mars : à eux, pour avoir remply de sable les ornières du chemin de la Ménagerie.. ........... A4 16 mars : à eux, pour les fossés qu’ils ont faits et avoir redressé un bout de chemin au dehors de la porte du petit pare, du costé de Trapes.......,..... 165% 27 avril : à eux, pour le transport de terres pour rélargir le chemin qui est dans les bois au-dessus de la pièce Mes SUISSES. LL ut n ie t Herr MLTUR 6 juillet : à eux, pour avoir relevé les 4 conduites de fer à manchon qui servoient de descharge de la Salle du conseil dans l’Apollon et autres ouvrages. .... 1434 1° 20 juillet : à eux, pour plusieurs trenchées qu'ils ont faites pour poser des conduites de plomb. .... se Jo" 17 aoust-31 octobre :
ouvrages de remuement de terre dans le jardin (2 p.).. 2998 6° 7 décembre : à eux, à compte du labour de terre qu'ils ont fait dans l’augmentation de la pépinière de Trianon.
à eux, pour plusieurs menus
se res
DATE UE NET. LAPS A RRAE ROMEO" 3 aoust-23 novembre : aud. Duvar, pour avoir curé
el nettoyé 30 loises de l’aqueduc de Saint-Cyr, pour avoir
transporté dans le petit parc les terres provenant de la fouille de l’aqueduc pour la décharge de la superficie de la pièce de l’Isle Royalle, et autres menus ouvrages (4 p. RE ARTS NS RUE RAA E NON TI LD"
3-17 aoust : aud. pes Kesxes, à compte du deffrichement et labour qu’il fait dans l'augmentation de la pépimèré ‘de Trianon (api). 5; ice ILES 08
16 mars-138 avril : à Bezcecour, terrassier, pour les rigolles qu’il a faites et qu'il a rempli de bonnes terres au jardin à costé de l’Orangerie et aux terrasses à costé des entrées de lad. orangerie (9 p.)..... 92594 13° 8%
27 avril : à luy, pour les bonnes {erres qu’il a transportées du Parc-aux-Cerfs dans les parterres du jardin 211 10° 22 juin : aux nommez pes Laurters, RÉGuALLE et au-
de Versailles ARR ou D FRE Re LR) LRU
tres, pour avoir fouillé et relevé 4oo thoïses de conduite de plomb à l'Isle Royalle et avoir recomblé les trenchées ie FU MONA ES A Set EN ER 149 19° 22 juin-20 juillet : à Tréaux, terrassier, pour terres et gravois qu'il a transporté de l'entrée de l'Orangerie, et autres menus ouvrages (2 p.)........ 1164 11° 4 6 juillet : à Révérexn et Corner, terrassiers, pour avoir vuidé les terres qui estoient dans les anciens aqueducs pour les paver, et autres petits ouvrages. 1911 5° 20 juillet : à eux, pour fouilles et transport de terres dans le jardin pour les fontaines de Latonne et autres. . 1614 3° 17-31 aoust : à eux, pour plusieurs petits ouvrages de terre dans le jardin (2 p.).......... 9a45t 15° 84 28 septembre : à eux, pour la trenchée pour relever la conduite de plomb qui décharge le petit canal sur le
ste OC
chemin de la Ménagerie . . . .. AE Re QT À eu 6 juillet : à L'Éverzzé et consors, pour les terres qu’ils ont enlevé proche le bassin de Latonne et portées devant “his NON 6 juillet : à Monoye et consors, pour les terres qu’ils ont enlevé qui estoient à costé de Latonne, du costé de
la Salle du‘bal, 4014
20 juillet : à La Rose, soldat de la compagnie de Li-
13 Grotle Races SA UN SPL UP ES
gnières, pour avoir vuidé la glace d’une des pépinières de Trianon et lavoir démolie et transporté les matériaux et autres ‘ouvrages... At ess st 418 dot
À La Pierre et autres soldats, pour menus ouvrages de terrasse aux nouvelles fontaines du jardin... 768 10°
23 novembre : à Pierre Vincewr, voiturier, pour avoir enlevé toutes les pierres qui estoient au long des tablettes de la pièce des Suisses... ..,......
179 10° 7 décembre : à Bremax, terrassier, pour avoir régallé
TT PE ET ON NN EN TE EU
les terres entre le fossé de l’Orangerie et la chaussée de PAM dan sata s de ae de sat ele 600 ee A
À Samnr-Dié, soldat, pour la tranchée qu’il a fouillée et remplie pour poser la conduite d’un pied pour les jets du cheneau au bout du jardin de Trianon. ... 46 18°
Somme de ce chapitre. ..... 133895 6°
RECOUPES
a febvrier-16 mars : à Cozinor et consors, à compte des recoupes qu’ils ont posées dans le jardin de Versailles et des treillages d’échalats qu'ils ont faits aud. jandint (ati ere ado gs dre lue 8 5 4 1500
27 avril-8 juin : à Durez et Roger, à compte des treillages d’échalats qu’ils font dans le jardin de Ver-
sale CD on dus ds saié dé ty e ones 1600tt 11 may-21 décembre : à eux, sur les recoupes qu'ils font dans le jardin de Versailles (9 p.)........ kzooftt 6 juillet-26 octobre : à eux, sur les treillages de perche de chasteignier à Trianon (4 p.)...... 1700 26 septembre-28 octobre : à eux, sur les recoupes et go (D) Aets al AH SU 11001 23 novembre : à eux, sur les recoupes autour du chasteau et des pièces d’eaues...... L'tabe Goott
SABLE DE RIVIÈRE
20 juillet : à Guiccaume Caper, Cuarues Mouux et consors, pour 690 muids 1/2 de sable de rivière qu'ils ont voituré dans le jardin, à 24 sols le muid. 8281 19°
À Larceur et consors, pour avoir transporté le sable que l’on avoit mis en réserve entre le bassin de Latonne ot lt nr de. aan La ral 120
À Dessarnixs, autre soldat, pour avoir transporté les sables qui estoient dans le bassin de Latonne.. 46
3 aoust-26 octobre : à Lacarpe et Yvezin, pescheurs, pour 1173 muids de sable qu’ils ont tiré de la rivière pour le jardin (3 p.).......... hot: .. 293% 7° 6°
3 aoust : à Yver et consors, voituriers de Saint-Cloud, pour la voiture de 354 muids de sable dans led. jar-
dns dis. Ds audi dis nds L191t 8° 17 aoust : à François Marto et consors, pour voiture debit Li do la re MT Et 57h 9°
28 septembre : à Ccercé et De VienxE, pour la voiture
de 380 muids 1/2 de Saint-Cloud à Versailles, 363 11° Somme de ce chapitre... ... 26454 0° 64
FUMIERS
25 may : au nommé pe LA Cour, pour 4 toises de
fumier consommé, qu’il a fourni pour le petit jardin de l'orangerie de Versailles. . ... JAN FAST AE Lot
20 juillet : au nommé SaiNT-AmanD, pour avoir transporté les fumiers et terraux qui estoient à costé de la
cascade haute de Trianon.............. 103# 7° 9° Somme de ce chapitre... .... 1434 9° 9° CHARPENTERIE.
22 juin : à Jean Mauer, charpentier, à compte des ouvrages qu’il a fait au chasteau............. 500 6 juillet-21 décembre : à luy, sur les ouvrages de charpenterie aux nouveaux bastimens de Trianon Se OP RE EE TO 7 Er IE D 6550ott 2 novembre : à luy, pour les bois de charpenterie qu’il avoit taillés pour Trianon, lesquels ne serviront point, à cause du changement de dessein... 63174 14° 17 aoust : à Fécx Girarnix, dit Le Boureuiexon, parfait payement de 856% 1° 6°, à quoy montent les bois par luy fournis pour les plattes-formes sur les dez des treillages des rampes de Latonne et autres endroits. . .. ARENA A ARS PR TEMPS SR RER 556#1°6*, 16 febvrier-2 mars : à Leczerc et autres scieurs de long, pour les bois qu’ils ont scié pour le rétablissement des barques du canal de Versailles (2 p.)....... 1271 31 mars : au Lionnois et son camarade, pour le mesme CP PERRIN RS OR ET AT 234 5° 29 may : à luy, pour 143 toises de bois, réduit au Dies QUI a sb ame is mi er L 3 16° 6 juillet : à Eusracne et Cmasreauverr, pour les bois qu’ils ont scié pour les vaisseaux. ........... 361 9° 17 aoust : aud. Eusracue, pour 84 toises de bois qu'il alselé, Donne ns ie lues. duc. 254 9° 64 138 avril : à François Porace, charpentier, pour les escoperches ! qu'il a fourni et dressé dans le jardin de Versailles pour soutenir et élever les ventouzes des fon- Fes dau Nada lu ue 193N 18° 27 avril : à luy, pour la façon de trois échafaux, l’un pour porter l’Andromède et les deux autres pour servir à la figure équestre et à celle du Gumr......... 961 22 juin : à luy, pour ouvrages de charpenterie dans le DRE id 0 La eds ARE PT PP hi 25 may: à AuGé, charpentier, pour avoir démonté la
! Le mot escoperche ou écoperche désigne toutes les pièces de bois de brin servant à porter les échafauds, et, en particulier, une pièce de bois avec poulie qu'on ajoutait au bec d'une grue ou d’un engin, pour lui donner plus de volée. (Dict. de Trévoux.)
IMPRIMERIE NATIONALE
charpente du petit berceau de Trianon et avoir mis lesd. bois en chantier dans la basse cour dud. jardin.. 93 6 juillet : à BecarD, charon, pour cinquante broüettes qu'il a fourni pour transporter les terres et terraux à du LU EE APR ET MPERNP RE TES AU AN CINE DU 20 juillet : à Garauzr, charpentier, pour avoir démonté la grüe qui estoit à la porte de fer de l’Oran- Dame teens er Demers .. 926# A Pierre Dazxewaexe et Joacaim, charpenliers, pour cent dix-huit tretteaux neufs qu’ils ont faits et fournis, et pour la façon de quarante du bois du magasin... 453 3 aoust : à René La Vizze, compagnon charpentier, pour la façon de 9 toises courantes de baraque qu'il a fait Tuiahon 4 sULE a MR RC AL PA Vin nt of 14 septembre: à luy, pour avoir transporté et monté dans la pépinière de Trianon 13 toises 4 pieds de couverture du petit berceau d’orangers.. . ..... 68H 6° 8* 3 aoust : à Rivquer, charon, pour plusieurs ouvrages qu'il a fait pour le jardin de Versailles... ....... 76 23 novembre : à luy, pour avoir fait une machine pour le transport des grands orangers, suivant un modèle venu de Hole, ur ae ee en Net MOI 14 septembre : à la veuve Jacouix, charon, pour les ouvrages de charonnage qu’elle a fourni pour lOran- HRTABL SE ous Rain ee en nc LOU 26 octobre : à La Rue, charpentier, pour un pont de bois qu’il a fait pour faciliter le transport des terres à dé VRP re DS Neil E ou dt SON
Somme de ce chapitre... .. 74694 »° 8°
COUVERTURE
8 juin-21 décembre : à Esrienne Yvon, couvreur, sur les ouvrages de couverture qu'il fait tant au chasteau qu’à Trianon et à la Ménagerie (6 p.) ....... 5200
5-26 octobfe : à luy, sur ses ouvrages à l’Orangerie (2 el den 100001
16 mars-6 juillet : à Prenre Le Tezcrer, couvreur, pour avoir rétabli par plusieurs fois les ornemens sur les combles du chasteau de Versailles et sur ceux de Trianon
25 may : à luy, pour le rétablissement des combles RL 6 juillet : à luy, pour le rétablissement des ornemens
des cabinets des bains d’Apollon ........
du chasteau que le vent avoit jettez à bas, au mois de IMNMENReR Et acte ld tre ae dits ie ete fa NDS 7 décembre :
ployées à démonter les ornemens des combles de Trianon lors de la démolition ................ 38W10° 16 febvrier : aux nommez Le Genpre et VILAIN, cou-
à luy, pour les journées qu'il a em-
vreurs de chaume, pour les couvertures de paille qu’ils ont fait aux glacières de Versailles... ...... 14oft 18°
Somme de ce chapitre....... 15571tt 4°
19 janvier-9 novembre : à Esrienne Care, menuisier, à compte de ses ouvrages de menuiserie aux appartemens du chasteau de Versailles (10 p.).. 69434 7° 7°
19 janvier : à luy, pour avoir déposé au printemps et reposé à la fin de l'automne les chassis d'hiver des appartemens dud. chasteau...........,..... 2794 10°
25 may-8 juin : à luy, sur ses ouvrages au cabinet de Madame la princesse pe Conry (2 p.)...... 1700
3 aoust-21 décembre : à luy, à compte de la menuiserie qu’il fait pour le nouveau bastiment de Trianon
16 mars-22 juin :
11700 à Anrome River, menuisier, à compte de ses ouvrages au chasteau de Versailles (5 p.).
ee
Patate usemele QE HSE Arabie +5 Op 3 aoust-21 décembre : à luy, sur ses ouvrages pour le nouveau bastiment de Trianon (10 p.)..... 16700!
5 janvier- 27 avril : à pu Cors, menuisier, à compte des chassis qu’il fait pour élever des fleurs lhiver à Érahom (bips Ma, die TRE te a AOOON
5 janvier-2 febvrier : à luy, à compte des lits de camp qu’il fait poser dans le corps de garde du régiment des gardes suisses (2 p.).............. 6oott
1h septembre-21 décembre :
serie qu’il fait au chasteau (5 p.)...........
à luy, sur la menui- 1500ft
3 aoust-23 novembre : à Diomis, menuisier, à compte de ses ouvrages pour le nouveau bastiment de Trianon
15 juin : à Bourerots, menuisier, à compte de menus
ésans ee TT ot
ouvrages de menuiserie qu’il a fait dans le chasteau de Vers: URé ES SEE Sato des tes. sut 3 aoust-7 décembre :
de ses ouvrages pour le nouveau bastiment de Trianon (Srphtss dansante, mienne ntr FA 2 niGaooi 2 febvrier : à Crasses, menuisier, parfait payement de
à Remy, menuisier, à compte
8934 10° pour avoir transporté et monté les baraques de menuiserie dans la pépinière de Trianon.. 193 10°
20 juillet : à luy, à compte du transport qu'il fait de 16 toises de baraques à la pépinière, les démonter et remonter, et avoir démonté et transporté la menuiserie de l’Orangerie que l’on démolit............. 2004
31 aoust : à luy, à compte du rétablissement qu'il fait aux croisées, chassis et contrevents et à la grande porte de l'orangerie de Trianon.................. 150
12 octobre-7 décembre : à luy, sur ses ouvrages à la grande serre de Trianon (3 p.).........,.... 55oû 3 aoust-26 octobre : à Veypgau, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie pour le nouveau bastiment de Trianon: (6 BST és ane sie vou sf 3 aoust-7 décembre : à Niver, menuisier, à compte de ses ouvrages pour le nouveau bastiment de Trianon ÉAOR SE r DE R EEE 17 aoust-23 novembre : à luy, sur les croisées de menuiserie pour la serre de la pépinière de Trianon GOLD) ee ie) lent a AAA 17 aoust- 28 septembre : à Vegizcer, menuisier, à comple desd. croisées (3 p.)...........:.... 900 26 octobre-23 novembre : à luy, sur sa menuiserie à 14 nouvelle orangerie (2 p.)............... hooù 16 mars-20 juillet: à pe FLanpre, menuisier, pour 96 journées 1/2 qu’il a travaillé au rétablissement des chaloupes du canal et à pousser des moulures aux bordages et bancs desd. chaloupes (4 p.)....... 1gat 5° 7 décembre : à luy, pour les journées qu’il a employé à ajuster les portes, croisées et chassis d’hyver des appartemensgdu chastéau,:. 22,212: 0400287 31 mars : à Benoisr, menuisier, sur ses ouvrages à l'appartement de M°° pe Sgienezay........ 199ft 10°
Somme de ce chapitre... 77243 10° 7°
SERRURERIE
janvier-9 novembre : à Rocer, serrurier, sur ses ouvrages au chasteau de Versailles (5 p.)...... 230ott 25 may-28 septembre : à luy, sur les trois portes de fer qu’il fait pour mettre au salon proche de l'appartement de M°° la princesse pe Conryx (4 p.).. 16ooft 6 octobre-23 novembre : à luy, à compte du rétablissement des berceaux de Trianon (3 p.)..... 35oot 23 novembre : à luy, sur la ferrure pour partie de la menuiserie de Trianon .................. hoott 7 décembre : à luy, à compte des trois portes de fer pour le salon du milieu de la grande aisle..... 5oot À luy, pour les journées des compagnons serruriers qu'il a fourni pour faire fermer et ouvrir les portes et croisées des appartemens du chasteau.......... 159 3 aoust : à Gopiexon, serrurier, à compte de la serrurerie qu’il a faite en 1685 et 1686 au chasteau de Versailles et lieux en dépendans................ 8oot 22 juin : à Cnoquarr, serrurier, pour trois équipages de soupapes qu’il a fourni pour les décharges de superficie des réservoirs du bout de l’aisle dans les pièces devant: lé chastean.: 55e ME Se Same 27 avril-20 juillet : à Le Roy, serrurier, sur les ou-
vrages de fer qu’il a fourni pour le jardin et pour le canal daWersaulles (3 pi) in né PS «0, isooott 20 juillet : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu’il a faitidepeisi08D is. rss ous dd elles boot 23 novembre : à luy, sur ses ouvrages pour les vaisseaux et barques du canal...........,..,... 900 16-31 mars : à VaLceran, serrurier, sur la ferrure qu'il fait aux 80 chassis servant à élever les fleurs l’hiter.à Toiedon (ani ei de Do 16 mars-1/ septembre : à luy, sur la serrurerie qu’il fait au chasteau et'à la Ménagerie de Versailles (4 p.).. Loeb Rad var Bobi de Gand Re Lil dau ot 27 avril : à luy, sur la serrurerie des treïllages du jardin et aux tripiers dans les aquedues.......... 5oott 22 juin-21 décembre : à luy, sur les ouvrages de serrurerie qu’il a fourni en 1684, 1685 et 1686 (4 p.).. fan de de in. oui DO00P 6 juillet : à luy, sur les équipages de soupapes qu’il UD au pdd. Don 20 juillet-23 novembre : à luy, sur les ouvrages qu’il fournit pour les fontaines du chasteau (6 p.)... 3200 8 juin : à Lamæux, dit Tourousin, serrurier, sur ses ouyrages pour le jardin. .4,..4:............ 9300f 23 novembre-21 décembre : à Azexis Forprin, serrurier, à compte de la ferrure qu'il fait pour partie de la menuiserie de Trianon (2 p.)............. Goott a febvrier : à Cornæizce, serrurier, parfait payement de 1036, pour le rétablissement qu’il a fait aux ornemens des balcons du chasteau de Versailles... .. 436 16 febvrier : à luy, payement du fer qu’il a fourni et qui a esté façonné au canal pour les vaisseaux. 106 9° 28 seplembre-21 décembre : à luy, sur la ferrure qu'il fait aux portes et croisées de l’orangerie de Trianon CODE de A ae Le die ete die nie hrs 200 23 novembre : à luy, sur la ferrure pour partie de la menuiserie dé Tridmon.,.........4:.:.,, 9000 5 janvier-6 juillet : à Lucas, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie pour les treïllages de la Colonnade et pour le chasteau de Versailles (3 p.)... 1928# 16 mars-20 juillet : à luy, sur les treillages de fer pour le jardin (6 p:).....:.,....1......:.. 10000
15 juin : à luy, sur les ouvrages de fer qu’il fait. ...
D PS APS DU té à Dot 4 UD D 17 aoust-21 décembre : à luy, sur ses ouvrages de dédrurene, (D De An LR RU FRS las ot
12 octobre-7 décembre : à luy, sur ses ouvrages de prustier (DH 0e... 6 RP LN Se 70 eca000" 7 décembre : à luy, pour plusieurs journées de compagnons qu’il a donné pour faire divers ouvrages. 5of
19 janvier-21 décembre : à Micuer Hasré, serrurier, à compte des grilles de fer qu'il fait pour la fermeture de l’orangerie de Versailles (10 p.)......... 100008 9 novembre : à pu Carec, serrurier, à compte du poësle de tosle qu'il a fait pour la petite gallerie et les machines à chaleur qu’il a fourni cy-devant. .... 200 6 juillet : à Fexez, armurier, pour 24 vis faites pour tenir des glaces dans le cabinet de Madame la princesse DE CONRAD A en A AMI MS MER 24 Somme de ce chapitre ... 57889 19° 5° Remise au s' Le Beseue, sur les revenans bons du fond fait en 1687 pour lesd. grilles... ........... 2300
VITRERIE
31 mars-23 novembre : à Bernarp L’Espinouzr, vitrier, à compte de ses ouvrages de vitrerie au chasteau
(OR ARABE ES ARR FOUR PEUR Tee 2950
5 janvier-21 décembre : à Jansow, vitrier, à compte
de ses ouvrages de vitrerie au chasteau (12 p.). 6000
Somme de ce chapitre. ......... 8950
PLOMBERIE
5 janvier- 20 juillet : à Lucas, plombier, à compte des façons d'ouvrages de plomberie faits aux fontaines du petit parc de Versailles (5 p.)............. 10600
3 aoust : à luy, sur ses ouvrages aux changemens des fontaines Le naeepuenent bee mes 2000
17 aoust : à luy, sur les nouvelles fontaines (6 p.).. EU ON ER MP MU RU act 28260 14° 9°
26 octobre-a1 décembre : à Iuy, sur ses ouvrages aux fontaines de Trianon (5 p.)............ 28000
16 febvrier : à PLécar, pour ie payement de tuiaux de plomb rafiné qu'il a fourni pour le chasteau de Ver-
SARIGS LE CET Ne TRE te Re PIRE SEA 226 15°
Somme de ce chapitre... . : 690874 9° 9°
OUVRAGES DE GUIVRE
e7 juillet : à Rocer, fondeur, à compte des ouvrages de fonte de cuivre qu’il fournit pour sept fontaines du jardin du chasteau de Versailles... .......... 2500
3-17 aoust : à luy, sur les nouvelles fontaines (2 p.). RER NdR doalu es RME sd TRAME R NE à raie 1800f
23 novembre : à luy, sur ses ouvrages de cuivre en soupapes-elrobinets : iii. dipaséie rent 3oof
5 janvier-22 juin : à Le Moywe, fondeur, à compte des ouvrages de fonte de cuivre qu'il fournit pour les
fontaines du petit parc (2 p.).......:.....: 1100h
11 may: à luy, sur les crampons de cuivre qu’il fournit pour les piédestaux de marbre de l’Allée Royalle. . . LL UE FONEMETEROLINRRPER CEE Ce Le LA Mpooft
25 may: à luy, sur 3 soupapes de 18 pouces qu’il a livré pour le réservoir du bout de laisle et pour la première pièce d’eau devant le chasteau.......... 300
6-97 juillet : à luy, sur ses ouvrages pour les fontinés du jardin (a pis ir AT PR es in eer 57bot
3 aoust : à luy, sur les nouvelles fontaines... 5oott
31 aoust-21 décembre : à luy, sur un robinet de 18 pouces (Hp LL TRIVI Rss eau 26731
29 juin-27 juillet : à la veuve Le Maire, fondeur, à compte des ouvrages de fonte qu’elle fait pour lesd. fontainés (3 pic. IN eh: eercee 30çof
27 avril : à Drouicy, fondeur, à compte d’un robinet d’un pied qu'il a fourni, le 24 avril 1686, aux jets qui dardent à la pièce de Neptune. .......... 5oof
27 juillet : à luy, sur les ouvrages qu’il fournit pour les fontaines dud. jardin..:............... 12950
14 septembre : à luy, à compte du robinet d’un pied qu'il lire... are ip ee een. joie DRoi
831 aoust-23 novembre : à Normer, marchand, à comple des robinets et adjustages qu'il a fournis pour les fontaines du jardin de Versailles (3 p.)....... 2hoot
22 juin-27 aoust : à Le Lour, fondeur, à compte des ouvrages qu’il fait pour lesd. fontaines du jardin de Versailes (3 phsrisse RUE ste SR Ft 3900!
97 juillet-21 décembre : à pe Namvice, fondeur, parfait payement de deux robinets d’un pied qu'il a li- 33011 11°
25 janvier : à l’ordre du s° Giçar, de Stocholm, pour
vrez pour les fontainès dud. jardin (3 p.)..
7218 planches de cuivre rouge pesant 69899 livres, qu’il a envoyez de Stocholm pour la couverture du chasteau de Versailles, à 15° 11% 3/4 la livre.... 558384 1° 9°
Somme de ce chapitre... 8486aû 19° 9° Remise au s° Le Beseue, restant du fonds fait en LOT vus RUN e ct éd ea ele et hooott
DORURE AU FEU
13 avril : à Rorizzar», doreur, pour les tringles de fer pour l'appartement de Madame la Dauphine, un verrouil et un crochet, qu'il a doré au feu ............. 264
20 juillet-21 décembre : à luy, pour avoir doré d’or de feuille au feu plusieurs ouvrages de fer pour les appartemens du Roy (2 p.)..... APR RER PRET a32tt
31 aoust : à luy, pour avoir doré plusieurs ouvrages
de fer pour l'appartement de M°° la princesse pe Conry et des tringles pour les gondolles du canal... 1474 15°
Somme de ce chapitre... ..... Ao5f 15°
DORURE
8 juin : à Guirauwe Desauziers, peintre, sur ses ouvrages de dorure au chasteau et à l'appartement de M°° pe Monrespan et ailleurs ............... 300k
29 juin-30 juillet : à luy, sur Por dont ïl fait provision pour l'appartement des bains (2 p.)....... 579#
29 juin : à luy, sur ses ouvrages de dorure au chas- A +4 à 2 à 2e dut alt à eh date dede ee Edo D TN TOO
29 juin-30 juillet : à luy, sur l'or de provision pour le cabinet de M°° la princesse pe Conrx (2 p.).. 1610
26 octobre : à luy, sur les ouvrages de dorure qu’il fait au platfond du cabinet de Monseigneur et à la corniche du cabinet de M*° la princesse pe Conrr... gooft
23 novembre : à luy, sur la dorure des grilles de la fermeture du jardin de l’Orangerie ........... 8oof
A uy, sur l'or de provision pour les grilles de l'Orangerie et au buffet d’orgues de la Parroisse..... 1238h
21 décembre : à luy, sur la dorure pour lesd. grilles
et l'appartement de Madame la Duchesse... 1022 10°
Somme de ce chapitre....... 6791 10°
Remise au s° Le Bescus, restant du fonds fait en 1687 pour la peinture et dorure des barques du canal.. 2514
OUVRAGES DE BRONZE
19 avril: à Lapomeau, orfèvre, pour les modèles des consolles et autres ornemens de bronze doré d’or moulu qu'il a fait pour la petite gallerie de S. M... .... 68oî
23 novembre : à Vannivour, orfèvre, pour deux garni- :
tures de vermeiïl doré qu'il a fait à des vazes pour le service de SM rire RENE PSE 450
9 febvrier-7 décembre : à Domimico Guocy, fondeur, à compte des ouvrages de bronze doré qu'il a fait dans
le chasteau (7 p.)...... PR PEER na! ..... 6300f 27 avril-7 décembre : à luy, sur les ouvrages de la petite gallerie (9 pe).<+2+4... ne ses 1400001
31 mars-21 décembre : à luy, sur ses ouvrages de bronze doré dans le chasteau en 1684 et 1685 (2 p.). RS QE M + na de de dre OO
25 may-6 juillet : à luy, sur les ferrures et moulures de cuivre doré pour arresler les glaces dans le ca-
binet de M°° la princesse ne Cowrx (2 p.).... 18004 Somme de ce chapitre......... 21730h
Remise au s° Le Beseue, trésorier, le restant du fonds fait en 1687 pour lesd. ouvrages... .......,,. 3oooû
VERNY FAÇON DE BRONZE
25 may-22 juin : à Caztor, parfait payement des ouvrages de verny de bronze qu’il fait aux figures des deux bassins des Couronnes (2 p.)......... 2594 4° 31 aoust-23 novembre : à luy, parfait payement du verny façon de bronze qu’il a fait aux vazes qui estoient sur les combles de Trianon (2 p.).......... 181 4° 7 décembre : à Baizzy, peintre, à compte du verny façon de bronze qu’il pose sur les ferrures des portes et COÉes. de DARODoLe ET eee 200
Somme de ce chapitre... ...... Got 8°
GROSSES PEINTURES
5 janvier-93 novembre : à Jamauzr et Rocuer, peintres, sur leurs ouvrages de grosse peinture aux dépendances du chasteau pendant l’année dernière et la présente (D'ARTS AU en 3656 18°
27 avril-25 may : à eux, sur leurs ouvrages aux caisses et treillages du jardin (3 p.)......... 2150
30 mars : à BourGauzr, peintre, à compte de ses ouvrages de grosse peinture au chasteau de Versailles et lieux en dépendans, en 1683 et 1684........ 5ooft
30 juillet : à luy, pour avoir peint les groupes du Guiwx et du s° Framaxn, et 125 vazes de cuivre qui estoient pour Frianon 4.4.1," 1714 15°
17 aoust-21 décembre : à luy, sur ses ouvrages de grosse peinture au chasteau et dans le jardin (6 p.)... LR AA SE ET RARPE SSP a A h1oott
17 aoust : à luy, à compte des ornemens qu'il fait sur Es RES EN RAS PURE EU RER Cr CARE 200
26 octobre : à luy, sur la grosse peinture et rechargement de blanc de céruse qu'il fait aux appartemens du Hoyel des Princess. :4 te, 5... 8oot
Somme de ce chapitre... . 11578 13°
PEINTURE
2 mars : à Paroce, peintre, à compte des neuf {ableaux qu’il a faits et posez dans l’antichambre de S. M. au chasteau de Versaïlles. . ..........4, 0... 300
22 juin : à Paizzer, peintre, pour les soins qu'il a eus des tableaux du chasteau, depuis le 23 novembre 1686 jusqu’au 30 mars dernier. . ... SR MAMAN 5a1t 6°
23 novembre : à luy, pour son séjour depuis le 12 avril jusqu'au 15 septembre dernier. ...... 75ot
À luy, parfait payement de 1223 8° à quoy montent les ouvrages de dorure à huisle qu'il a fait dans le
1 Sorte de gondole en usage à Venise.
sallon du bout de la gallerie du costé de l'appartemeent du Roys tee MAR NP RS DARCOS 623} 8°
SCULPTURE
19 janvier : à Mazeune et Jouvener, sculpteurs, , à compte de deux couronnes qu’ils ont faites pour les foontainescqu jardin (9 D)... 0 iienn.s 9000
25 may-8 juin : aud. Jouvener, sur les ornemens cde stuc qu’il a fait à la corniche du cabinet de M”*° la priinesse DE GOMEY (9 Bi ice cb, hooof
9 novembre-21 décembre : à Mazeuine, Jouvexer : et Banois, à compte des ouvrages de sculpture qu'ils foont aux corniches des appartemens du chasteau et de Tritia- Don Du PRE LR ed ae ut 67000
5 janvier-9 novembre : à Pivgau, sculpteur, parfaait payement des vingt-quatre vazes de pierre de Trossi quu’il fait pour l'orangerie de Versailles (5 p.)...... 203cot
31 mars-138 avril : à Carriery et Briquer, sculpteurrs, parfait payement de la somme de 67434 18°, à quaoy montent les ouvrages de sculpture par eux faits à la
palèto du eat (3m), hi. 4e 1543 118° 3 aoust : à luy!, à compte des ornemens de sculptuure qu’il fait pour la grande gondole. . ... sa pu . 2000
14 septembre : à luy, sur idem et à la Dunkerquoisise. 31 mars : à Carrier le jeune, à compte des glaçonns de marbre qu’il a sculptés sur les pieds d’estaux qui sont aux Bains d’Apollon............. bec 2000 8 juinm-23 novembre : à Le Cours, sculpteur,, à compte des deux groupes de figure de pierre de Sainnt- Leu qu’il fait sur les pilliers du devant de l'Orangerrie FRS OR A A ARE RS SE didier 1180061 21 décembre : à L’Espincoza, sculpteur, à compte ddes corbeilles de pierre de Trocy qu'il fait pour metbire sur les pilliers des bouts des grilles qui ferment l’Orann- DOTE D A LA OM AR Dee se Lis de! D O0ON 19 janvier-31 aoust : à KéLan, sculpteur, parfait payement des rélablissemens à la sculpture des vaisseaunx, gondolles et barques du canal (5 p.)........ LGUA | 1° 8 juin : à Lecrann, sculpteur, pour la sculpture «en bois des quatre frises du dessus des portes du cabinnet de M°* la princesse pe Conryr........,.... .. 2000 2 mars : à Le Gros, sculpteur, pour les modèles «de vazes qu'il a fait en plastre pour mettre sur les pilliers « de la fermeture de l'Orangerie .…. .... sata eldates RON 8 juin-23 novembre : à luy, sur deux grouppes «de
* Sans doute Carrier, nommé le premier dans Île préccédent article.
figures qu'il fait sur les gros piliers à costé des portes de l'entrée de l’Orangerie (5 p.)............ 1500
14 septembre-30 novembre : à luy, parfait payement de 1197", à quoy montent les modèles des bas-reliefs qu'il a fait pour les vazes de marbre que fait le nommé Bertin (2 p.)...... Sert RCE at Le. à + 897"
13 avril : à Durour, sculpteur, parfait payement de 1hhof 5°, à quoy montent ses ouvrages de sculpture aux chaloupes de la pièce des Suisses ...... ho 5°
16 may : à Fonrezze, sculpteur, pour les feuilles de sculpture qu'il a mis devant les nuditez des figures du jardin dé Tera one bee à 37
233 febvrier-21 décembre : à Berrix, pour son remboursement des journées d'ouvriers sculpteurs qui ont travaillé aux vazes du Roy depuis le 1° febvrier jusqu’au 10 décembre: dernier:{ 14 p.)2..1: 44.5 246% Lh814 6°
9 mars : à luy, pour son remboursement de la dépense faite pour nettoyer les ouvrages de sculpture en marbre du petit parc, en 1686 ........... Lg 15
29 juin : à luy, pour le rétablissement qu'il a fait aux seize Termes de pierre qui sont au bout du canal, du costé de la Ménagerie. ........... sOUES .. où
1 septembre : à luy, pour plusieurs restaurations aux figures de marbre qui sont à Versailles. ....... 173h
7 décembre : à luy, pour quatre grenouilles qu’il a faites en plomb pour Latonne, et autres ouvrages de SOUDE ob LEE ete à te aide MN 485
Somme de ce chapitre... .... 226338 5°
Remise au s° Le Beseue du restant du fonds fait en 1687 pour lad. sculpture. ........ Époa 1870ott
MARBRERIE
23 novembre : à Huserr Misson, marbrier, pour le payement des ouvriers qu’il a employé à baisser les marbres qui font la nape aux deux bassins des cabinels devant le chasteau........ BARS AR ET RMRE 99 2°
7 décembre : à luy, à compte des ouvrages du grand basssin de marbre pour la Piramide........... 200
16 febvrier - 23 novembre : à Pierre Lisqui, marbrier, pour les ouvrages de marbre qu'il a fail au socle de la figure de Cincinatus, et autres menus ouvrages en divers endroits du chasteau (4 p.)................ . 3371
22 juin: à Cuviruier, marbrier, pour avoir déposé et reposé cinq bancs de marbre dans le jardin.... 3of
6 juillet : à Crémenr et La Tour, pour avoir fait des trous aux socles des pieds des bassins de la Colonade.. 67 10° ... 7334 12°
Somme de ce chapitre... ..
Remise au s° Le Bescue, restant du fonds de 1687 pour les marbres du jardin................ 238att
PAVÉ
17 aoust-1h septembre : à Louis Renoucr, paveur, à compte des ouvrages qu’il a fait en divers endroits du chasteau et lieux en dépendans , depuis le mois de janvier denrées} (à Dis 0000 HAN QUE An A TE OUR
12 octobre : à luy, sur le pavé de la chaussée au long de l’Orangerie, en dedans du petit parc...... 2000
9 novembre-7 décembre : à luy, sur le pavé du chemin de la Ménagerie (2 p.)..... nt ee TR TON
7 décembre : à luy, sur le pavé des chemins de Trianon. sente ee En siennes nine a OO
À luy, sur les réparations de pavé qu'il a fait dans les cours, avant-cours el offices du chasteau....... 6oott
21 décembre : à luy, sur ses ouvrages de pavé dans l'allée Saint-Anthoine et dans le petit parc, ... 1100
Somme de ce chapitre......... 88oot
MARQUETTERIE
16 febvrier : à Anpré-Cnarces Bouze, ébéniste, pour la rétablissement et poliment des parquets de marqueterie des cabinetz de Monseigneur au chasteau de VersaHles see AR ste at ae
21 décembre : à luy, pour les journées des compagnons ébénisles qui ont rétabli lesd. parquets de Mon- SOIBDOM A 06 Là sde ue diet MINS
Y novembre : à Porou, ébéniste, pour les réparations qu'il a fait aux parquets de marquetterie des cabinets du Roy et de l’estrade de la chambre de Madame la Dau-
pin, 50 AR AE ee gs ARR dus dette SD Somme de ce chapitre... ...... 5974 8° SOUDURE.
11 may-29 juin : à Denis, fontainier, parfait payement de 106874 6° 6°, à quoy montent les ouvrages extraordinaires de soudure par luy faits aux fontaimes du pelit pare en 1685, 1686 et la présente anmée (api FORME RER APR .… 24844 16° 64
3 aoust : à luy, sur la soudure qu'il employe aux ouvrages extraordinaires des nouvelles fontaines. 6oott
Somme de ce chapitre .... 3084# 16° 6°
OUVRAGES DE FER BLANC
9 novembre : à Larroüerre, ferblanier, pour avoir
rétabli les branches qui estoient tombées à l’arbre du
Marais 20 SN DRE RRQ anna . 191 98
GLACES, FAÇON DE VENIZE
29 juin : au s° Guimonr, à compte des glaces qu'il a fiourni pour l'appartement de M°* la princesse Dr La EPS AT AO EMEA Péee LAE A EE des teur LODON 21 décembre : à luy, sur les glaces qu’il a fourni pour le c'hasteau depuis l'année 1685......... .... Gooît 19 janvier-23 novembre : à CLaupe Bnior, miroitier, pour les journées qu’il a employées avec ses compagnons à diéposer, reposer et nettoyer les glaces des appartemeths du'chasteau (ap)... 4.340 0t 337" 4° 20 juillet : à luy, pour avoir netloyé par plusieurs fois; toutes les glaces du chasteau et employé les vieilles glaces aux portes du petit cabinet de M°° la princesse D GO Le Ne ANA NUE 171
ROCAILLES
1 mars-27 avril : à Drouarr, rocailleur, parfait payrement de 1347 pour les réparations des rocailles des: fontaines de Versailles, par luy faites en 1685, et 6ocwtt par gralification pour son travail et pour ses soins Ce SERRE EE RARES ARTE ER EU RE RU OR CE ACTE 17498
CHAUDRONNERIE
16 febvrier-2 mars : à Ducneui, chaudronnier, parfait payement des ouvrages de cuivre qu'il a fait pour
l’artbre du Marais et pour les ajutages des fontaines de-
vanit le chasteau de Versailles (a p.)........... 3731 13 avril : à luy, pour les adjutages de chaudronnerie qu'ilrasMibien 16864 LE Letter AU 206 15°
1 aoust : à luy, à compte des ouvrages de chaudromnerie qu'il a fait pour les timbales et gerbes des Jonttaites 4 PS TUUN Ln R NRE RS TR A ESA AL 5oot
2 mars-927 avril : à Masseun, chaudronnier, à compte des; vazes de chaudronnerie qu’il a fait pour mettre sur
les combles de Trianon (3 p.)...........1... 1300 Somme de ce chapitre... .... 2379 15° CORDAGES.
119 janvier-3 aoust : à Rousseau, cordier, pour Îles corcdages qu’il a fourni pour les bastimens de Versailles, depuis le 8 mars 1686 jusqu’à ce jour (2 p.). 3654 °°
1 décembre : à luy, sur les cordages qu’il a fourni tanit pour la gallère que pour les engins du petit parc. pd amine Et a RS ET ae aie CE ARR
VUIDANGES DE FOSSES.
5 janvier : à pu Va et Le Jeune, vuidangeurs, parfait
payement de 1016 10° pour avoir vuidé les fosses d’aysances du chasteau de Versailles... ........ 216H 10°
26 octobre-21 décembre : à Toucuay, vuidangeur, parfait payement des vuidanges qu’il a fait au chasteau
LR SA 7 SNA SAR SNA LEP RIE SRE Gout
Somme de ce chapitre... ..... 84oft 10°
TAUPES
19 janvier-12 octobre : aux nommez Lrarps, preneurs de taupes, pour leur payement des taupes qu'ils ont prises pendant le dernier quartier de 1686 et les trois premiers de 1687(4p.)............ 1425 3°
RAMONNAGES DE CHEMINÉES.
2 febvrier : aux nommez PApDELAIN, ramonneurs de cheminées, pour leur payement des cheminées qu'ils ont ramonnées au chasteau et lieux en dépendans, pendant les six derniers mois 1686.............. 296
27 avril-20 juillet : à Varisse, ramoneur, pour les
cheminées qu’il a ramonnées au chasteau pendant les six
premiers mois de 1687 (2 p.)............ 438 14° Somme de ce chapitre. ...... 734 14° VOITURES.
16 febvrier : à Vincenr, voiturier, pour avoir voituré à Fontainebleau une chaire à prescher qui estoit à Saint-
CR en Ne NE Le lentes à 54 27 avril : à Rinquer, autre, pour avoir voituré à Marly 48 bancs de liais et 144 consolles... .... 1h44
À luy, pour avoir voituré à Choisy, chez Mademoiselle, 11 caisses contenant 12 tables de marbre....... qat
30 juillet : au s° Vanperuussr, parfait payement de 596098 14° 6° pour l’achapt et la voiture, de Rouen à Marly, de 55882 pots de terre de diverses grandeurs, des- 2969 14° 6° 14 septembre-21 décembre : à luy à compte des pots
tinez pour le jardin de Trianon (2 p.)..
de fleurs qu’il fait faire pour la pépinière de Trianon (n Det an she Tee M0 RATS h5oot
16 novembre : à luy, pour son remboursement des frais de déchargement et voiture, du Havre à Rouen, de 3140 planches de sapin et 7221 planches de cuivre envoyez de Stockholm pour S. M............. go9f a°
DIVERSES DÉPENSES POUR LES VAISSEAUX DU CANAL
5 janvier - 26 octobre : au s' L’Assé, pour son remboursement de la dépense qu’il a faite pour lesd. vais- ÉOAUX AMD) : Le ce SERIES URMERNES NS : 12968 4°
20 juillet : à luy, pour achapt de dausses de batteaux
pour mettre sur les tretteaux pour porter les conduites detente Ni tete Dent 3681 16°
26 janvier : au s° CLerx, pour frais de voiture, du Havre-de-Grâce à Rouen, de 50 avirons, 2 grappins, 2 caisses remplies de poulies, et 200 livres de jong envoyez pour les vaisseaux du canal. ............ 98
27 avril : à Dupois, chapelier, pour trois chapeaux qu’il a fourni en 1686 pour le comitte, sous-comitte et le sergent de la gallère..................... 18
27 avril : au s° Vanpernuzsr pour la somme qu'il a payée à Rouen pour l’achapt et voiture des agreis qu’il a envoyez pour lesd. vaisseaux. ............... 746
17 aoust: à Carmenine Tesmox, pour le blanchissage qu’elle a fait du linge des matelots du canal, depuis le 15 juin dernier jusqu’au 2 aoust............ L 5 5°
Aux nommez Nau, marchands bonnetiers, pour 102 paires de bas qu'ils ont fourni pour les matelots du “and + 12: RS PAUTE th red ou 306
31 aoust : à Le Roux, pour la dépense qu'il a faite pour l’achapt des ustanciles et marchandises qui s'em- 92" 8°
Somme de ce chapitre. ...... 29708 13°
ploient au canon du grand vaisseau. ...... ed
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DE VERSAILLES
5 janvier : au s° pe Vizze, gentilhomme liégeois, pour remboursement de l’achapt et frais de voiture de 51 lauriers de Flandres qu'il a livrez à Versailles. . . he Se ON PRE Re A Tete 19 janvier-2 febvrier : au s' Descouyr, remboursement de sommes payées à ceux qui ont fourni des outils et de la paille pour les glacières de Versailles. 1096K 1° 31 mars : à BrAnLar, fayancier, pour des carreaux de Holande fournis pour les cascades de Trianon... 249 À Vivaras et ses camarades, soldats, pour avoir nettoyé le chemin de la Ménagerie devant l’Orangerie. sine RO de DEA LE le pe OU 11 may : à Picarn et Le Coco, manouvriers, pour avoir transporté hors le jardin la pierre des piédestaux qui estoient dans l'allée Royalle.............. 57h 6 juillet : à La Gare et Yvein, pescheurs, pour 690 muids de sable qu'ils ont tiré de la rivière pour le Jardin RER en Re en 179h 10° 17 aoust : à Pescueur, taillandier, pour 50 bèches et 56 pioches qu’il a fourni pour Trianon. ....... 145 26 octobre-21 décembre : au s° pe LA Croix, pour son remboursement des sommes données aux soldats qui ont bardé des pierres à Trianon (4 p.).. 7o1 14° 9 novembre : au s° Cmaranron, pour 14000 boites
de chaume qu’il a livré pour mettre au dessus des planchers des serres de Trianon. ............... 98ott
8 juin : à Payarr, machiniste, pour avoir démonté l’échafaux du cabinet de Monseigneur, et avoir monté et démonté l’échafaux roulant de la Gallerie... .. 1418
23 novembre : à luy, pour avoir monté et démonté l’échafaux du cabinet de Monseigneur pour les doreurs. PESTE ARE à à 3e ee de grise D à tue a EE M
16 febvrier : à Le Roy, lourneur, pour les échelles qu'il a fourni pour les orangers de Trianon. 364 13° 6°
Somme de ce chapitre. ..... 49514 8° 6°
OUVRIERS À JOURNÉES
5 janvier-21 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à la pépinière de Trianon, du 16 décembre 1686 au 20 décembre 1687 (26 p.)........ 145634 o° 6°
5 janvier-21 décembre : à ceux qui ont travaillé au jardin de Versailles et autres lieux (13 p.)... 39oot 2°
5 janvier : à ceux du Joncceur qui ont rétabli le ci-
ment au-dessus de l'Orangerie et au long des gargoules
de l’aisle du costé du Labirinte, pendant six semaines. joe LL EN Me de INTRO 19 janvier : à ceux qui ont travaillé à remplir les glacières de Trianon. ..... had t Sh +... 299 16° 19 janvier-2 febvrier : à ceux qui ont rempli celles de Clagny et le trou au-dessus de lestang (3 p.)..... ER CRE ee Jade MANS ME Re ARTONT 2° Q janvier : à ceux qui ont serré de la glace dans celles du petit parc, au derrière du potager... 574 4° 19 janvier-2 febvrier : à ceux qui en ont serré à la Ménagenie fa piste 2304 17° 19 janviér-99 juin : à ceux qui ont travaillé en divers endroits du petit parc (12 p.)...... 924354 3° 9% 2 febvrier : à ceux qui ont achevé de remplir les glacières et le trou derrière le Potager........ 731 1° 2 mars : à ceux qui ont travaillé au rétablissement de la fante qui s’estoit faite dans le fond de la pièce de Neptunes asie AS AE 2DO TU at ms 1344 15° 25 may : à ceux qui ont travaillé à labourer et semer de la graine d'herbe dans les places vuides au dessus de la pièce des Suisses. .....,.5..16.,1.. .. 108 15° 22 juin-6 juillet : à ceux qui ont travaillé sous DuranD et LArorGe au rétablissement du conroy de la pièce de Neptune, à l’Apollon et à relever le conroy de Latonne Ga Die gs aule A st in tte hh 15° À ceux qui ont travaillé à plusieurs ouvrages dépendans des nouvelles fontaines (2 p.)...... 688 10° 4° 6 juillet-26 octobre : à ceux qui ont travaillé à faire
COMPTES DES BÂTIMENTS. — il,
le transport des démolilions et à poser les gazons des sources et du parterre de Trianon (10 p.).. 3025 17° 20 juillet : à ceux qui ont travaillé à reprendre par sous œuvre l’aquedue qui sort du troisième réservoir sous terre et qui ont percé led. aqueduc pour faire le service des plombiers............ OS PRES 1284 14° À ceux qui ont travaillé à ragréer ct faire les joints des marches et palliers des rampes de l’Orangerie. ... PS ÉRANE RER RIT EE L RSR ER M ONU EE tot 5° 20 juillet-31 aoust : à ceux qui ont travaillé aux aires de ciment au dessous des marches du bout de la terrasse du parterre du midi, du costé du Labirinte CDD LEE TRUE RE APRES d'Arts TObON 23 novembre-21 décembre : à ceux qui ont {ravaillé au rétablissement des chemins de Trianon dans le petit DA É D PA A Er ORAN RE 3394# 11° °° 7-21 décembre : à ceux qui ont travaillé les nuits à des ouvrages extraordinaires à Trianon (a p.).....
CR ER A LA PA SRE Le ee de g1# 17 9° Somme de ce chapitre. .... 3543att 8° a4
MAÇONNERIE
12 janvier-14 décembre : à Pierre Le Maisrre et Gerarp Marcovu, entrepreneurs, à compte de la maçonnerie de la grande aile du costé des Réservoirs CODE Le ... 398808 7°
Au s’ Le Bescug, pour le restant du fonds fait en 1687 Dour M nr Li. RS D At TLC 101 191
À luy, restant du fonds fait en 1687 pour la maconnerie et charpenterie du corps de logis de la grande aile d’entre celuy déjà fait et les offices de M. Bon- TEMPS LE 4 40 US IRITS ARTE PR RNRE .. 175000
23 febvrier- 16 décembre : à Jaques Mazière et Prerns Bercgnon, entrepreneurs, à compte de leurs ouvrages de maçonnerie au Grand Commun (5 p.)........ 7300
9 mars-19 avril : à eux sur leurs ouvrages pour la closture de la pompe de Saint-Cyr (4 p.)... 18oof
19 avril-29 juin : à eux, sur leurs ouvrages, tant au Potager, pour les chaperons des murs et pierrées, qu’au mur de terrasse des Récolets et aqueduc au carrefour de la rue du Parc-aux-Cerfs (6 p.)......... 59108 14°
3 aoust-30 novembre : à eux, sur leurs ouvrages de maçonnerie aux murs de closture du cimetière de Saint-Cyr et autres ouvrages (5 p.)......... 19300
12 janvier-23 mars : à Maurice Garriz, entre-
IMPRIMERIE NATIONALE
preneur, à compte de la maçonnerie qu’il fait au logement des bedeaux de la Paroisse (3 p.)............ 9334
14 décembre :
pour le pavé de l'allée de Choisy et la pierre de taille
à luy, pour le moïlon qu'il a fourni
pour couvrir les conduites des eaues bonnes à boire... . SO MÉRRUU OU bia die Lt Net Ni ah 1020 9 mars-15 juin : à Gérarp Marcou, entrepreneur, à compte des ouvrages et réparations de maçonnerie qu'il fait tant à l’ancien hostel de la Feuillade qu’autres endroits de Versailles (4 p.)..,....... asie 3900! 13 juillet-14 décembre : à luy, sur ses réparations à plusieurs endroits du chasteau (9 p.)......... 2100 23 febvrier-7 décembre : à Roserr pe Corre, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'il a faits en 1684 et 1685 tant aux réservoirs qu’aux nouvelles escuries de Versailles (7 p.)........ .. 70o00f 26 novembre : à Anpré Mazière, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'il a fait aux petites PSN AM RON En ee crois 6oott 13 juillet : à Louis Lespée le jeune, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie par lui faits en 1685 pour les murs de closture de Clagny..... 6oott 9 febvrier-30 novembre : à Lespée l'aisné, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'il a fait tant aux grandes et petites escuries qu’à la Chancellerie ER Cr TD SE LA RER Re LL ne 2100 19 avril-13 juillet : à luy, sur ses réparations de maçonnerie aux grandes escuries (6 p.)...... 2200 10 aoust : à luy, sur la maçonnerie de la closture du Pi D APR NS A HE LAS HORS REE VE 200 16 febvrier : à BLancmano, entrepreneur, pour les menues réparations de maçonnerie qu’il a fait en 1685 aux cazernes des soldats à Versaïlles.. ..., 641 17° 8° 39 juin : à Riçauzr, entrepreneur, pour ses réparations de maçonnerie auxd. cazernes .... 1294 19° 7° 17 aoust : à La Rivière, autre, pour ses ouvrages de maçonnerie au Carouzel en 1686....... 1991 12° 34 26 janvier : à Ricaucr, maçon, pour son payement de 13 toises 1/2 7 pieds 1/2 de reprises par sous-œuvre qu’il a faites au puits du logement des soldats, à 191 la toise, et de 12 toises 1/2 de gobetages, à 10° la toise..
RNA Les ee RAT Ne D TU EI
Somme de ce chapitre... 6905o4# 18° 6°
OUVRAGES DE CARREAU
1%-29 juin : à Dusuisson, carreleur, à compte des réparations de carreau qu'il fait au Grand Commun
DIM Lo RESTE SR EEE EUR PERRET .. 200f
10 aoust : à luy sur ses réparations en plusieurs endroits des environs de Versailles. ......,...... 100% 5 octobre : à luy, sur ses réparations en plusieurs
endroits des dehors du chasteau de Versailles... 1001
Somme de ce chapitre... ........ hoott
OUVRAGES DE TERRASSE
9 febvrier : à Hovuër, terrassier, parfait payement de 10208, à quoy montent les sables qu’il a transporté pour relever le pavé vis à vis le corps de garde-françoise, et autres endroits de Versailles. ..... NPIPAPES PIRE got
24 aoust : à Fouquer, terrassier, parfait payement de 4514# 7° 6% à quoy montent les fouilles et transports de terre qu’il a faits au Chenil, en 1685, 1686 et la présente année ............. LR Let VC hqu 9° 6°
12 janvier-19 avril : à Pierre Le CLerc, dit Pire, parfait payement de 181308 19° 6°, à quoy montent les terres qu’il a enlevées à Saint-Cyr en 1686 (5 p.).. OA MPa tete ST 2 1630ott 16° 6°
23 febvrier-17 aoust : à Dior, terrassier, parfait payement de.A63 toises cubes 1/6 de sable par luy transportées pour sabler les allées du jardin de Saint-Cyr, à raison de gf la toise, et 293 toises cubes de terres qu’il a régallées dans led. jardin, à 18° la toise (11 p.). L439h 8° à Jansow, terrassier, parfait payement des fossez qu'il a rafraichi el des fossez nouveaux qu'il a fait le long de la grande avenue en face du chasteau de Verenihes- (#9) nn te Ie Lin 239 16°
mars
1 1 décembre : à luy, parfait payement de 10726 15° à quoy montent les rigolles et transports de terre qu'il a fait sur la grande avenue en face du chasteau de Versailles en 1084 108423: .1252 00 0 41 726 15° 6 avril: à Tréau, terrassier, pour 157 tombereaux de sable qu'il a transporté dans le jardin des Missionnaires, à Versailles, à 7° le tombereau. ........... 5h 10° 21 septembre-2 novembre : à luy, parfait payement de 157 loises 1/2 cubes de terres qu’il a transportez le long de la grande aile, à raison de 3 10° la toise (8 ps 5 ae ARR RE RE à jeta . D5aû5* 19 avril : à Remi Jansow, terrassier, pour 695 thoises courantes de fossez qu’il a fait pour conserver les arbres de deux avenues entre Saint-Cyr et la porte du petit parc de Versailles, à 6° la toise. ....,........ . 208 10° 18 may : à luy, pour 78 loises courantes de gazon qu’il a fait sur le mur de terrasse dans le jardin des Récolets, à 6° la toise courante ....... date sm Ne" 30 novembre : à luy, compte des rigolles et transports
ANNÉE 1687. — DÉPENDANCES
de terre qu’il a fait sur la grande avenue en face du chastenit. Lu situe eu ATEN CAR ... 1000 9 febvrier : à CnampaGxe, lerrassier, parfait payement de 2464 11°8°, à quoy montent les sables qu'il a transportez dans le manège des petites escuries, et immondices qu'il a enlevées de la rue de l’Orangerie. . . RAR RCE in a tnt Nat Si L 1608 1450 12 janvier : à Bararzce, terrassier, pour 32 toises cubes de terre qu’il a porté pour soutenir le pavé de la chaussée près Chaville, à 20° la toise. .......... 3att 1 juin : à luy, pour avoir enlevé et transporté les terres provenant de la fondation du mur de terrasse du jardin des Réeoleke 45 dits ue rides 25t 26 janvier : à Trancag-Monraene et consors, pour toutes les Lerres qu'ils ont enlevées pour faire la chaussée de pavé vis à vis les réservoirs, au bout de la nouvelle Ms EPA RPM NS ER A At 34H 9° À Jaxsox, autre, pour les ouvrages de terrasse qu'il a fait au Chenil depuis le mois de novembre 1685 jusques à RPÉBORÉ Lu in Ed bee node à HE se ust Bo 23 febvrier-h may : à Jean Mousau, jardinier, pour avoir labouré et semé le jardin de Saint-Cyr et avoir planté le buis des allées du bois et dressé les terres dites. (a pi 257,42 Ua Li dans bis 4 ENON À Carson De Martin, soldat, pour 13 loises 9 pieds de terre qu’il a porté dans le jardin des Missionnaires, à 46° 14 oise. ,,. probe me NE SQUE DABE DES … 8ott 23 mars : à luy et consors, pour 10 toises 1 pied 11 pouces cubes de terres qu'il ont porté aux paveurs dans la cour entre la Parroisse et le logement des bedeaux, à 4o° la thoise........ RC BRIS HA OM 1 97 Q mars : à BEzLEcouRT, pour 41 toises 4 pieds cubes de terres qu’il a enlevées le long du réservoir, au bout de la grande aile, pour faire le revers de pavé, à 30° la toise, et 1 toise 1/2 qu’il a menée au tombereau, à At
la LOSC RE et NL A D ue MT ONE LOT
23 mars : à luy, pour les terres qu'il a enlevées vis à vis la nouvelle aile pour faire la chaussée de pavé qui va: 4 PESMAE Us. ei A MP PO OE LIL dE à h may : à luy, pour les terres qu’il a enlevées vis à vis les réservoirs au bout. de la nouvelle aile pour faire lad. chaussée: de pavé. >. aie a 864 "ta0f
Somme de ce chapitre... 103954 15° 10°
AZONNAGE.
15 juin : à Lamgerr, jardinier, parfait payement de 1449 6° 8°, à quoy montent 449 loises 12 pieds carrez de gazon qu'il a fait dans le jardin de Saint-Cyr, à raison de 20° la toise carrée. ..,,....,.. 2a99f 6° 8°
PLANTES
27 avril-15 juin : à Pasquier Le Move, à compte des plantes médicinalles qu'il a fourni pour Saint-Cyr
tom RE RME a RE 130ft
CHARPENTERIE
2 febvrier - 9 mars : à Jean Mazer, charpentier, parfait payement de 6899234 4° 9°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie par luy faits, lant au chasteau de Versailles et lieux.en dépendans qu’à la machine de la rivière de Seyne, pendant les années 1684, 1685, 1686 et 1687, contenus en trente-huit mémoires arreslez, ÿ compris 6232atf qui luy sont déduits tant pour démolitions qui luy ont esté livrées provenant des bastimens que pour bois qu’il a repris, y compris les déchets
ŒDhiblaie it dé in sde 2e ie hohogit 4-9 12 janvier : à luy, pour ouvrages faits au logement des bedeaux de la Parroisse................ 3oot
19 janvier-14 décembre : à luy, à compte des ouvrages de charpenterie qu’il fait pour la grande aile du ehasteau de Versailles du costé des réservoirs (ar redire LIL 6 ai 50000!
Somme de ce chapitre... .. go4o1t 4° 9°
COUVERTURE
28 febvrier : à Esrigxne Yvon, couvreur, à compte des ouvrages de couverture qu’il fait au logement des bedeaux à la Paroisse: iii 5: A oRs 5ooîl
15 juin-19 octobre : à luy, sur les réparations et rétablissements de couverture qu’il fait à plusieurs endroits hors le chasteau de Versailles (5 p.)......... 2100
14 décembre : à luy, sur lesd. travaux faits en 1684 eh FONDS alien Ras RME AE 6Gooott
30 novembre : à luy, sur le rétablissement et sur la couverture de la maison des Suisses de la porte de la Guerhniére. ici das pda Le Sise 2001
Somme de ce chapitre. ......... 880of
MENUISERIE
13 janvier-10 aoust : à Davienon, menuisier, à compte de la menuiserie qu’il fait au pavillon de la grande aile du costé des réservoirs (8 p.)....... Latest 1590
9 mars-15 juin : à luy, sur les réparations de menuiserie à l’ancien hostel de la Feuillade (3 p.).. 4ooft
13 juillet : à Bicecois, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie qu’il fait à divers endroits de la Maison:de.Saint-Gyr, 2. seu, sie 5ott
26 janvier-2g juin : à Anroins River, menuisier,
à compte des réparations de menuiserie qu'il fait à la Chancellerie et autres endroits de Versailles (2 p.)... Boot à luy, sur le buffet d’orgues qu'il fait pour la parroisse de Versailles (6 p.).. 3100tt
20 juillet : à luy, sur les ouvrages qu'il a fait en 1685
CCC mme
1* juin-19 octobre :
et 1686 à Saint-Cyr et en plusieurs autres endroits hors
le chasteau de Versailles. .... 1000
23 mars : à Veneau et Remy, menuisiers, à compte des ouvrages de menuiserie qu'ils ont faits à Saint- Cyr ns ee POUR I ee OR LS AO OUR
29 juin : à eux, sur leurs ouvrages au bastiment des
Pères de la Mission et à la Parroisse. ........ 2000
30 mars-13 juillet : à à
Tessier, menuisier, parfait payement de 14460ït 10° 7°, à quoy montent les onvrages de menuiserie par luy faits en 1684, 1685 et 1686, tant au bastiment des Récolets qu’à celuy du chenil de Versonles(a pe amis Most Es etio
19 octobre : à Ducnesxe, menuisier, pour réparations de menuiserie faites à Versailles, aux anciens hostels de Mademoiselle et de Duras............... 69 5°
14 décembre : à luy, sur les réparations faites tant
aux grandes et petites escuries qu'au Grand Commun.
sonne
23 mars-1 juin : à Louis Caevazier, menuisier, pour plusieurs ouvrages de menuiserie qu'il a fait à la Par- 132t
17 aoust: Béçuin, menuisier, parfait payement de
roisse et au bastiment des bedeaux (2 p.)......
728 19° 7°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie qu’il a fait au Chenil en 1685..... Ft 668418! 77
SERRURERIE
a novembre-14 décembre : à Tavernier, serrurier, pour 4496 livres pesant de cloud qu'il a livré au ma- 84ott 18° 9°
10 aoust : à Gopicnox, serrurier, sur les ouvrages de
gasin du fer, à 19% le cent (2 p.).......
serrurerie qu'il fait aux bastimens des dehors de Ver- 13 janvier : à Jeans Fexez, serrurier, à compte de ses
saleg neue ENCRES ouvrages de serrurerie pour Versailles... ...... Aooï
26 janvier : à Davin, serrurier, à compte des gros fers qu'il a fourni au bastiment de la pompe de Saint-
200# 12 janvier : à Higrosue Larieux, dit TouLouzain, ser-
rurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu'il a faits aux escuries de M°° la Dauphine. ...........: 100
18 may: à Pierre Boucue, serrurier, à compte des réparations de serrurerie aux grandes escuries.. ... 90
12 janvier- 4 may: à Boureuienon, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il fait au Grand Commun AC 0 AE ETAPE 500
18 ray : à luy, pour fourniture d'ouvrages de serrubrie au magasin: situ: 60 ANPUEUR SL RUE
ns
100% 19 avril : à Rocer et Gervais, serruriers, à compte de leurs ouvrages de serrurerie à Saint-Cyr.... 4oot k may : à Rocer, sur les crochets de fer qu'il fournit 150t 13 juillet-7 septembre : à Prerre BreTaAIN, serrurier,
au Potager pour tenir les figuiers. ....... He
à compte des ouvrages de serrurerie qu’il a fait au couvent et à l'orgue de Saint-Cyr (2 p.)......... 150%
5 oclobre-21 décembre : à Francois De Verr et Micuez Hasré le jeune, serruriers, sur leurs ouvrages de serrurerie au Grand Commun, au Chenil et autres endroits dépendans du chasteau de Versailles, en 1684 LAS SPORE RAR LUE CE HART UN US
5 octobre-16 novembre : à Nicoras Dezeusrres, serrurier, parfait payement de 46414 3°, à quoy montent les ouvrages qu'il a fait en 1683, 1684 et 1685, tant à la Chancellerie, aux escuries de la Reyne et de Madame la Dauphine, à la conduite du grand réservoir prez le chasteau, qu’au couvent des Récolets, sui- 17911 3°
12 janvier : à Tnouas VaLcERAN, serrurier, à compte
vant sept mémoires (2 p.)........ RTE de ses ouvrages de serrurerie à la Parroisse.. ... 2ooû 23 mars : à luy, sur les réparations aux grandes escurestet autres endroits: 22200 SULTAN Raman 300 3 aoust : à luy, parfait payement de 337 10°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie par luy faits et fournis au pavillon de la prande aile...... 896 10° 21 septembre-19 octobre : à luy, sur ses ouvrages au buffet d’orgues de l'église paroissialle de Versailles 3554 9° of 1h décembre : à luy, pour plusieurs brides qu'il a fournies pour les racordemens des conduites des tuiaux dé fé RUN RER 206088 12 janvier-a novembre : à Lucas, serrurier, à comple de ses ouvrages et des gros fers qu'il a fourni au pavillon de la grande aisle (8:p.)............. 5hooï 2 novembre : à luy, pour 7819 pattes de fer qu'il a 1754 18° 5° 12 janvier-14 décembre : à François Forvrin, serru-
livré au magasin, à 45° lecent.......:.
rier, à compte de ses ouvrages et réparations de serru- 230 14° 31 septembre : à Biuveueu, marchand de fer, parfait
rerie aux grandes et pelites escuries (3 p.).. payement de 1144# 11° 6%, à quoy montent les clouds de différentes qualitez qu'il a livrez au magasin du poids du LL DA PU SE 2884 11° 6
Des ss
14 décembre : à luy, pour 1950 livres pesant de clouds qu'il a livré au magasin, à 20! le cent... 39of
9 febvrier-13 juillet : à Conniouer, serrurier, parfait payement de 2802k 3° 4°, à quoy montent les ouvrages de sersurerie qu’il a faits et fournis, tant au pavillon de la grande aile qu’aux bastimens des dehors du chasteau (5 pi des dousiseahs dt Se FE à Ms 1169 3° 4°
5 octobre : à luy, à compte des ouvrages de serrurerie qu'il aifournié. «47 be us ART RER EI
9 mars : à Gagnez Lucuer, serrurier, parfait payement de 2483 7° 9°, à quoy montent les ouvrages par luy faits de la grille de fer qui est au bout de la rue qui va au parc entre la grande aile et le Commun du Roy, à Versailles. ........ 1 Les Vo ... 2834 79°
23 febvrier : à Axpré Menessier, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a faits et fournis aux appartemens des fontainiers à Versailles, en 1686.......... 5aot
Somme de ce chapitre... .. 15884 3° 6°
Remise au s' Le Bescug, pour reste du fonds fait en 1687 pour la serrurerie et gros fer de la grande aile... AT AUDE e NPA R Er re PRO AT ee .. 83431
OUVRAGES DE CUIVRE
30 novembre-21 décembre : à Cristopae GERZEL, Suédois, parfait payement de ses journées et de celles de ses deux compagnons depuis le 17 juillet 1687 qu'il est parti de Stokolm jusqu’au 26 novembre qu’il a commencé à travailler à la couverture de feuilles de cuivre de la
grande aile La D} Aisne di stat 19200 Au s' Le Besçue, pour le reste du fonds fait en 1687 pour lad. couverture de cuivre............. h541
23 febvrier : au s° Vanner Huzsr, remboursement du prix et frais d’un aigle de cuivre en forme de pupitre, qu'il a envoyé de Rouen pour l’église parroïssialle de Versailles: lis 04sts Pa dan 1031h
26 janvier-14 décembre : à Massezin, ehaudronnier, à compte des ouvrages qu'il a livrez et fait poser au
chasleau d’eau de Versailles (3 p.).......... 3500 Somme de ce chapitre......... 960ott VITRERIE.
6 avril-4 may : à Benxarn L'Espinouze, vilrier, à compte des réparations de vitrerie qu’il a fait au Grand Commun et aux grandes escuries (a p.)........ 300! 19 octobre : à luy, sur celle des vitres de la Chancellerie’ et dela grande escurie. : .,....,:...:.. 200 9 febvrier-2 novembre : à8Cnarces Jansow, vitrier, à compte des ouvrages el réparations de vitrerie qu'il
fait au Grand Commun et aux petites escuries de Versalles: (4 pih.ss.s tu... OR sul nt uv dE 5o00f 15 juin : à luy, sur ses ouvrages à l’ancien hostel de lt Peudlade. an roues Re Ur RO À luy, sur les chassis qu’il a garni dans l’appartement de M°*° pe Marrexox et aulres endroits de la maison de D EN ORNE ME PR AR Tr à dd HOT 200h 5 octobre : à luy, sur les réparations de vitres qu’il fait en divers endroits des dehors de Versailles... 100
Somme de ce chapitre... ...... . 1h00
PLOMBERIE
12-926 janvier : à Jaques Lucas, plombier, à compte des facons de plomb et soudure qu’il fournit à la Par- LUS SR DE TDR METRE PARA PERS SARA 1500
26 janvier : à luy, sur ses ouvrages à Saint-Cyr. 5ooft
26 janvier- 23 febvrier : à luy, sur idem à l’aqueduc do ue COL NE RAR REPAS AHATRTEE 1900
26 janvier-25 may: à luy, sur idem à l'aqueduc qui vient de la montagne de Picardie à la butte de Mont- Lorean ue tt 10500
3 febvrier-15 juin : à luy, sur les ouvrages qu'il fournit en divers endroits et pour les dehors du chasteau
CORDON Ma Dee de Ce Lio De 10571h 6° Somme de ce chapitre... .... 24971 6°
PEINTURE
28 septembre : à Coreze l’aisné, peinire, à compte d’un tableau qu'il a fait pour le maistre autel de la parroisse de Versailles, représentant l’Assomption de la Ponge RE tt de ip aip es Ar oi 6oott
À BrancnarD, peintre, à compte d’un tableau qu'il a fait au derrière du maistre autel, représentant une Sainte Famille, avec deux panneaux au dessous, représentans, dans l’un, l’Annonciation et, dans l’autre, une NÉ ARR SMER RER E EE RE NS AE MATE hooft
À Hovasse, peintre, à compte d’un tableau représentant une Sante Geneviefve, qu'il a fait pour une des chapelles de lad.. éflise 2.12 24 à 4 ae au 300
A BouLocxe l’aisné, à compte d’un tableau représentant une Suinte Catherine, pour une des chapelles de id; parroisse,. hé. sie NN EE à hoot
À luy, sur un tableau représentant Saint Louis, pour SaiieCVEr: Abe RE ie tan hi) LE. Rae de oo
À Cossrez, fils, à compte d’un grand tableau représentant le Martire de saint Julien, qu'il a fait pour une des chapelles de lad. parroïsse. . ....... 33142 ook
A luy, à compte d’un tableau représentant Saint Louis
agonisant, qu'il a fait pour une des chapelles de lad. parroisse ....... don ee TSI à) 4 :hô0t À luy, à compte d’un tableau qu’il a fait pour la chapelle de Saint-Candide, à Saint-Cyr......... 10ott À ALLExANDRE, peintre, à compte d’un tableau représentant le Mariage de la Vierge avec saint Joseph, qu'il a fait pour une des chapelles de lad. parroisse.. 25ott À Jouvener, peintre, à compte d’un tableau représentant Saint Nicolas, pour une des chapelles de lad. par- HOLD A A AU LA NAN RE AN AMI NN NES à looït A luy, sur un tableau représentant l’Annonciation de la Vierge, pour Saint-Cyr. ................. 5oot À Cosspez père, à compte d’un tableau représentant Saint Denis, pour une desd. chapelles de lad. parroisse. PT RE A US OT PAT à APESE 0 US EU RES ST DEN À BouLocne le jeune, à compte d’un tableau représentant Saint Antoine au désert, pour lad. parroisse. . DER NAME sens saisons és SOON A luy, sur un tableau représentant la Sainte Famille, pour Saine Ours. LA MRGARRES ic OODU À Corweiize le jeune, à compte d’un lableau représentant Swnt Roch, pour la chapelle du Grand Commun de Veniliés. 410 at Ji nine Due LOODR 9 febvrier : à Bepau, peintre, pour un grand tableau et quatre petils qu’il a faits et livrez pour la parroisse de Versailles. Ua PR AT AS Rd LE LA 5lott
GROSSES PEINTURES
23 mars-1" juin : à Jamausr et Rocugr, peintres, à compte des ouvrages de grosse peinture qu'ils font à la orande mie CDN ed pin ra hate nee 3001
h may : à eux, sur la grosse peinture qu’ils font à Saint-Cyr. ..... RAA E A es PR ERS SALSA 200
15 juin : à eux, sur idem à l’ancien hostel de la LANGUE E 0 CONS SOA ADR RE A EE en D A GE 4 1001
30 juillet : à eux, sur dem en plusieurs endroits dépendans du chasteau. ....,..,........,,.... 100
2 novembre : à Boureauzr, peintre, à compte des ouvrages de grosse peinture qu'il fait en plusieurs endroits
hors le chasteau de Versailles. ......,.. sabot Somme de ce chapitre. ....,..... 85ott DORURE.
12 janvier : à Guicaume Désausiers, doreur, à compte des ouvrages de dorure qu’il fait à la Par- ROM Lu cie 2.11 «tail hontRte FRE ONNEPNEES 541: 000
27 avril : à luy, sur la dorure à la chaire de lad. par-
poisse cent RE PE RAA PERTE US ... 800
L-925 may : à luy, sur la dorure qu’il a fait en 1686 en divers endroits de Versailles (3 p.)........ hoooï
-18 may: à luy, sur sés ouvrages et l'or de provision pour employer à Saint-Cyr et aux appartemens des bains dans le chasteau de Versailles (2 p.)... 5634 10°
10 aoust : à luy, parfait payement de 561784 13° 10°, à quoy montent les ouvrages de dorure par luy faits en divers endroïts du chasteau de Versailles, à la gallère et aux vaisseaux sur le canal, à l’église des Recollets, celle de la parroïisse, à la Maison de Saint-Cyr, et aux Cabinets du Roy, de la Reyne, de Monseigneur le Dauphin, de M°° là Dauphine, au chasteau de Saint-Germain-en- Laye, pendant lesd. années 1685 et 1686 et la présente, en ce compris 1000! qui luy ont esté accordez par graüiffication en considération des frais extraordinaires faits pour la perfection desd. ouvrages... .. 178at 13° 10"
2 novembre-14 décembre : à luy, à compte de la dorure et peinture du buffet d'orgues de la parroisse de Versailles ab) ia ses ue Sniiees 50of
16-30 novembre : à luy, à compte de l'or de provision pour les grilles de l’Orangerie, les orgues de la Parroisse et pour les platfonds du cabinet de Monseigneur
CAE ER on RL RUN ER AR 1855
Somme de ce chapitre..... 10101 3° 10°
SCULPTURE
18 may-2 novembre : à Noë Jouvewer, sculpteur, à compte des chapiteaux qu'il fait pour la grande aisle de Versailles (7 p.)..:.... SPORE SAR Mn ae hooof
22 juin : à Jean Cornu, sculpteur, parfait payement de 356664 11° 31, à quoy montent les ouvrages de sculpture par luy faits à la gallerie du chasteau de Clagny en OR DE D DOS AS on ee bN ion 2166 11° 34
30 juillet-14 décembre : à luy et Raxozze, à compte des ornemens de sculpture qu'ils font à la façade de la grande aise (di ph dben n s aueS 8000
Somme de ce chapitre.... 14166 11° 3*
PAVÉ
12 janvier-9 mars : à Louis Rexouzr, paveur, à compte de ses ouvrages de pavé à Saint-Cyr (4 p.).... ND EN D A) ne PU H30 tas pre: SOOON 12 janvier-14 décembre : à luy, à compte de ses ouvrages de pavé sur la chaussée devant la grande aisle (Dee PAT ARTE AUD RDS 20 it 14200 9-23 mars: à luy, sur le pavé qu’il fait dans la petite place où estoit le jardin de l’ancien hostel de Choiseuil (a p.) “tee PAPA nés ide soie te reprise) 20 00Ÿ
SP ET OPEN PT ER IT POST VEN PEU
1° juin-13 juillet : à luy, sur ses ouvrages de pavé dans la rue de l'Orangerie (3 p.)........... 3000 30 juillet : à luy, sur le pavé au bout de la rue de Paris;'à Versailles sis 5. 5 ch CL DER 30 juillet-5 octobre : à luy, sur les réparations et ouvrages de pavé qu’il fait en plusieurs endroits des environs de Versailles (6 p.). ..............:.% 'asoot 3 aoust : à compte des ouvrages faits en divers endroits de Versailles en 1685 par feu Marcnann...... 3ooot 10 aoust-7 septembre : à luy, sur ses ouvrages à la chaussée de pavé depuis l’avenue de Saint-Cloud jusqu’à la porte du chasteau de Clagny (3 p.)........ a5ooût
Somme de ce chapitre.....,.., 30800
Remise aus' Le Besçue , restant du fonds fait en 1687 pour le pavé de divers endroits... .......... 7700
IMPRIMERIE
26 janvier : au s° Mueuer, imprimeur, pour le payement des imprimez d’arrests, placards, mémoires et devis d'ouvrages concernans les Bastimens de S. M. et les manufactures, qu’il a livrez pendant l’année dernière, et 330 pour ses appointemens........,..... 134ot
GRAVEURE.
23 febvrier- 4 may : à CaariLLon, graveur, à compte des desseins et graveures qu’il fait pour la cascade du pelit pare de Versailles (a p.).............. 8oot
HORLOGERIE
23 febvrier : à Juzrex Lory, horloger, pour avoir fait de neuf et rétably les mouvemens de l'horloge de la Parroisse de, VerpatlieBs.. sus 24e deu: sueers 180
À luy, pour avoir nettoyé et rélably les monvemens de l'horloge de Noisyiiss ne ins sauce m6 10"
17 aoust : à luy, parfait payement de 500! pour un grand horloge à pendule sonrant les quarts, de 4 pieds de long sur 2 pieds de large et 2 pieds et demi de hault, qu'ila livré et posé au Grand Commun de Versailles. 3008
Somme de ce chapitre... ..... 475 10°
ORGUE
13 janvier-21 septembre : à Tuigrv, facteur d’orgues, à compte de l'orgue qu'il fait à Saint-Cyr (4 p.). Ha 15 Se ste ee A US SUR 2 novembre : à Trisuor, facteur d’orgues, à compte des orgues de l’église parroissialle de Versailles. . 5oot
Somme de ce chapitre... ..,.... 292001
VUIDANGES.
9 febvrier : à Pierre Dupuis, vuidangeur, pour 5 luiaux de fosses qu’il a dégorgées aux petites escuries , à raison de 64 pour chacune... .... Mans BON 23 febvrier : à luy, pour 6 tuyaux de fosse qu’ a dégorgé au Grand Commun ................. hoh 29 juin : à luy et Pierre Boxvaz, pour les dégorgemens de luiaux qu’ils ont faits au Grand Commun. 26# 2 novembre-14 décembre : à Prerre Bonvazcer et Guicrauue Le Brun, vuidangeurs, parfait payement des ouvrages de vuidange des fosses d’aisances et écuremens de puits qu’ils ont fait tant à la Chancellerie qu’à l’hostel'de' Limoges (0 )piie CUIR On PRE PE LL
Somme de ce chapitre... ........ 6hit
RAMONNAGE DE CHEMINÉES.
26 janvier : à Jean Paneraiv, ramonneur, pour les cheminées qu’il a racomodées et ramonnées tant au Grand Commun qu'aux grandes et petites escuries de Versailles. Re Se Re de be Ponte ere dti Aie 6 SU IST Elle
13 juillet : à Dominique Varisse, autre, pour les cheminées qu’it a visitées et ramonnées dans les maisons dépendantes du chasteau de Versailles, pendant les quatre premiers mois 1687.......... M . Boat
Somme de ce chapitre...... 54345
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DE VERSAILLES
26 janvier : au s° Caupin, dessinateur, pour papier à désigner, encre de Chine et crayons employez aux desseins qui luy ont esté ordonnez....... diva 44 Lo?
23 febvrier : à Nicozas Gopgrroy, pour deux couvercles qu’il a faits pour les cuviers à lessive du couvent de Sante Guru ie A A D ST A ENS AT
27 avril : à Noszer, 31 3° pour 6600 de plant d’asperges, à AW 10° le milier, e& 41 pour 900 œuilletons d’artichaux, à 5f le cent, qu’il a fournis pour S. M., y compris les voitures. ...... PATATE OCRE"S Neon
1 juin : au s’ Ducuiron, garde magasin des plombs, pour remboursement de ce qu'il a payé au nommé Si- MoN, Serrurier, pour réparations par luy faites aud. mads 0 UML EE de use re ta6tg"
13 juillet : à luy, pour remboursement de ce qu'il a payé au nommé Hervé, pour les ouvrages de menuiserie qu'il a fait aud. magasin... ... SR Shan - Hp 4
Somme de ce chapitre... ..... 206K 17
OUVRIERS À JOURNÉES
12 janvier-14 décembre : aux ouvriers qui ont tra-
vaillé au magasin du Roy à {ransporter les démolitions pendant l’année 1687 (25 p.)......... 23974 6° 4° À ceux qui ont travaillé au magasin du plomb pendant led, temps (25 p.)............. 27584 18° 6° 13 janvier : à ceux qui ont travaillé au jardin de Saint- (PI A TIR HER PAT AR GRR REA ES ES ARR ahot 17° 26 janvier-1/4 décembre : à ceux qui ont travaillé au magasin du poids du fer pendant lad. année 1687
(a ph Bus is Ma res Mfr'erge 17104 19° 6%
1° juin : à ceux qui ont nettoyé le chemin pour la procession de la feste Dieu.............. 204 8° 4° Somme de ce chapitre... ... 7130 9° 8°
ROLLES D'OUVRIERS QUI TRAVAILLENT
SOUS LE SIEUR VILLIARD, 5 janvier-7 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à la journée du Roy, sous la conduite du s° ViscrarD, tant à l'entretien des fontaines des eaux bonnes à boire qu'aux nivellemens qu’il a fait depuis le 18 novembre 1686 jusqu'au 6 décembre 1687 (9 p-)..... . 781# 4°
FOUILLES ET TRANSPORTS DE TERRES
19 janvier-6 avril : à Ricoucer, terrassier, parfait payement de 2934 8°, à quoy montent 2096 toises de terres qu'il a transportées sur la plaine de Satory aux endroits où l'on a pris les bonnes terres pour le Potager, à raison de 28° la toise (4 p.)............ 1534 8°
19 janvier-30 mars : à luy, parfait payement de 3599H 9° pour 1276 loises et demi de terres qu'il a transportées au réservoir de Satory (4 p.)... 1179 2°
16-30 mars : à luy, parfait payement de 620 toises de terres qu'il a remuées pour remplir des trous dans le bois du Parc-aux-Cerfs (a p.)........ Hub n rrpoet
30 mars : à luy, pour 210 toises de terre ou décombre qu'il a transporté pour remplir des caves au village de DAOTYA LT DPRLLI RITES ART REE ent . a71f
À luy, pour avoir recomblé les trous et ornières des routes de Porchefontaine........:41:..,...%. h5ott
27 avril : à luy, sur les trous et ornières qu'il recomble dans les routtes du buisson de Verrière et du bois des COUNARS EE LE AR SONT INTIME RAM ao
6 juillet-3 aoust: à luy, pour les trous et ornières Goott
: à luy, pour 112 toises cube de terre
qu'il a recomblé sur la plaine de Satory (2 p.)..
21 septembre qu'il a transporté au réservoir de la Guérinière pour couvrir l’aqueduc qui conduit les eaux de Saclay à Ver- SOS SU URU NE CE RTE AN AR RE ReN ROUES FEU
2 novembre : à luy, pour plusieurs trous et fossez qu’il a recomblez tant sur la plaine de Satory que du costé de
l'estang du bois d'Arcy et sur les aqueducs de Satory et de la Guérinière......... AO NA ER RH ATAEE. 270h
16-30 mars : à Maniscar, terrassier, parfait payement de 850 thoises de terres qu'il a remuées pour remplir des trous au-dessus de Saint-Cyr (2 p.)......:.. 7654
16 mars: à Janson, terrassier, pour les trous et ornières qu’il a recomblez dans le buisson de Fosse-Repose. PC EPA die dd ei QUES Re 7er Eat
À luy, pour avoir recomblé et amassé les pierres de la fondation du mur du petit parc depuis la porte de Choisy jusqu’à la grille de Gallye............ dure 6oi
À Maveé, pour avoir fait recombler des trous où il s’estoit fait des éboulis sur l’aqueduc qui conduit les eaux de la machine à la butte de Montboron ......... 3ot
30 mars : à Micnow, terrassier, parfait payement de 363%, à quoy montent les trous qu’il a recomblez proche la grange des Essarts et proche le village de Satory. 934
Somme de ce chapitre....... 6465 10°
PAVÉ ET MOILON.
5 janvier-23 febvrier : à Viguxné et consors, voituriers, pour leur parfait payement de Aogf 10°, à quoy montent 117 thoises de moiïlon qu'ils ont voituré pour paver la descente de Choisy, à raison de 34 10° la toise CRD ER MReSe em lit à ... 379 10°
19 janvier- 23 febvrier : à Tirez, paveur, parfait payement de goatt, à quoy montent 936 toises carrées de pavé de moïlon à pierre seiche, à raison de 14° la toise
(ape) M RSS ARS Era à NA 66att
Somme de ce chapitre...... 10418 10°
BORNES
18 may : à Brocuer et consors, à compte de 230 bornes de grais qu’ils ont fendues et taillées pour planter dans les séparations des héritages acquis par S. M. aux environs de Versailles sic ia Nue es Done se MODO
a1 décembre : à Brocuer le jeune, à compte de 150 bornes de prais qu’il a fendues et piquées pour planter dans les terres acquises par S. M. aux environs
di PenTaN a eh ie, erR lee ce Fe RU M DON
Somme de ce chapitre.......... 11008
DIVERSES DÉPENSES SOUS LE SIEUR MORLET
6 avril : à Moreau, pour son remboursement de l'achapt et voiture de quinze batteaux qu'il a fait porter dans les estangs des environs de Versaïlles et de la forest de;Montfort. ..44,745%404 PIRATES a 17678
18 may: à luy, pour l’achapt et voiture de trois batteaux qui ont esté portez dans les estangs de Poigny el
Guipereuil et de la voiture de cinq autres pris dans les estangs de Porche-Fontaine pour porter dans les réservoirs de la butte de Montboron.............. alat
6 avril : à Hrerosme Larieux, dit TourouzaIN, serrurier, pour ses ouvrages de serrurerie qu'il a fait et fourni pour l'équipage desd. batteaux............ 9201 19°
29 juin : à luy, pour les ouvrages de serrurerie qu’il a fournis pour les batteaux qui ont esté envoyez dans les estangs du grand pane.. 14.404 Mas
18 may : aux ouvriers qui ont travaillé à gobter les murs des réservoirs de la butte Montboron pendant trois SAME 2 die PART ARE ARE 458 10°
15 juin : à Vincenr, pour l’achapt et voiture de trois batteaux qu'il a fait porter dans les réservoirs de Marly. Ladies de du es died MNT RES LE
21 septembre : à la veuve BourLLERoT! pour 200 chevrons de sapins de 9 pieds de long, à raison d’un sol 6 deniers le pied, qu’elle a fourni pour tracer l’augmen-
tation du grand parc.............,........ 1950 Somme de ce chapitre........ 1945 1° CHEVAUX.
16 febvrier : aux nommez Esumonin, Orryx et La Vaus- SELLE, parfait payement de 4363 18° pour la solde de 300 chevaux qu'ils ont fourni pour les bastimens, depuis le 5 mars jusqu’au 20 avril 1685 .... 21814 19°
DIVERSES DÉPENSES DE VERSAILLES
a mars : au s° Renaucr, pour son remboursement de ce qu’il a payé pour les menües dépenses de la Chambre du conseil des Bastimens, depuis le 1° janvier 1686 jusqu’au 1° septembre ensuivant........ .. 6858 10°
16 mars : à BurerriELD, pour, avec 15oft qui luy sont retenus pour un vieil niveau qu’il a repris, faire le parfait payement de 2751 pour un niveau qu’il a livré pour le service de S. M. ..:.:..... SU A are BE te 195
23 mars : à Boureauzr et Maris, arpenteurs, goot pour leurs appointemens des mois de novembre et décembre 1686 et janvier dernier qu’ils ont travaillé à prendre les niveaux des travaux des environs de Versailles, et pour faire les cartes et arpentages d’iceux et des bois du grand pare, à raison de 150 par mois pour chacun; 200! pour une année du loyer de leurs logemens; 200! pour leurs remboursemens des frais extraordinaires qu’ils ont faits pendant lad. année, et 6751 pour les journées des hommes qui leur ont aydé pendant led-temps . dis ie Séa .... 1970
20 juillet: à eux, sçavoir : 1500 pour leurs appoin-
temens de febvrier, mars, avril, may et juin derniers qu'ils ont travaillé à faire les arpentages des bois du dedans du grand parc de Versailles et d'autres travaux des environs, et 821# pour les journées d'hommes qui leur ont aydé...... PENSER NAS AE PSE 2321
7 septembre : à eux, 6ooït pour les mois de juillet et aoust, et 300 5° pour les journées d’hommes qui leur QE ENS LU, AE QU ARR NAS Fat dano
16 novembre : à eux, 60of pour les mois de septembre et octobre, et 31 5" 10° pour les journées d'hommes qui leur ont aydé......... RE CPE .. 915# 10°
4 may : à Ducnmon, des plombs, pour son remboursement de ce qu’il a payé pour déblays et remblays de 682 toises de tranchées où estoient les tuiaux de 8 pouces venans de Satory, et autres ouvrages qu'il a fait faire pour 16 acpniee do ME De a tre ne 247 16°
92 juin : au nommé Cazes, tailleur d’habits, pour deux justäcorps de la livrée de S. M., qu'il a fait et fourni pour deux gardes rigolles, à raison de 54 pour FA Es PPT EE D de HR TS ae I 108h
5 octobre : à Anroixe Maëxwor, charpentier, pour ouvrages et menües réparations de charpenterie qu’il a fait dans les moulins de Satory pendant les mois de may, juin et juillet. meta ssunu. AO RER ee 38 10°
7 décembre : à Boursy, inspecteur, 150 pour l’indemniser de son logement depuis trois ans, et 37! pour menües dépenses par luy faites pour le service de S. M. 187h
21 décembre : à Anraone Porcé, terrassier, pour ouvrages faits pour le rétablissement des aqueducs des eaux bonnes à boire dans le pare du Chesnay.. 205 7°
Somme de ce chapitre... ..... 77081 18°
Remise au s' Le Bescue, restant du fonds fait en 1687 pour les parfaits payemens des ouvriers ausquels il est deb ie dE ST NE ES nn GA ON
ROLLES D'OUVRIERS QUI ONT TRAVAILLÉ SOUS LE SIEUR DE BEAUREPAIRE
13 avril : aux ouvriers qui ont travaillé à réparer le pavillon de la porte de la Boullie au sujet du feu qui s’y estoit mis. .......4....... ie na nca ot OL
A ceux qui ont scellé des soupentes et ouvert des trappes pour entrer dans les greniers des pavillons du grand parc................. dde .. 22817"
18 may : à ceux qui ont rétably une brèche aux murs du grand parc et autres menüs ouvrages... 65 15° 6°
23 novembre : à ceux qui ont fourni des chevaux pour tirer deux colonnes de marbre qui estoient restées
IMPRIMERIE NATIONALE
embourbées dans le petit parc le 10 de ce mois, depuis 9 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir. 200 11° 6?
Somme de ce chapitre......... 3381 8°
MOULINS DE CLAGNY
16 febvrier-23 juin : à Nicocas Cueyez, meunier, pour les ouvrages de ferrure faits et fournys pour les moulins de Clagny en l’année dernière 1686 (2 p.) ... 348 13°
ss …..... ss.
FONDS LIBELLEZ.
19 janvier : au s° Leregvre, par gratification, en considération du service qu'il a rendu dans les Bastimens, 8000!
26 janvier-12 octobre : au s° MiewarD, peintre, parfait payement pour les ouvrages de peinture qu’il a fait au platfondz du cabinet de Monseigneur le Dauphin et
suivant l’ordonnance de fonds expédiée. . .....
du soin qu'il a pris de conduire les sculpteurs qui ont travaallé pour 5, Mi (ani. . eus er 10000 26 janvier : au s° Le Boureux, pour sa pension de l’année dernière, en considération du soin qu'il a pris des orangers du jardin de Fontainebleau. ....... . 3ooof
Au s° Le Nosrre, par gratification, à cause du service qu’il a rendu dans les Bastimens pendant lad. an- 3000h
Aux trois anciens gondoliers vénitiens, par gratifica-
LOUE UE SOA AU ARE à RATER AE DUR
tion, en considération du service qu’ils ont rendu sur le
Au s° pe Vizce, sçavoir : Gooott par gratification, en considération des soins qu’il a pris de la machine de la
eadah enr emENTan d'ANARERES AE MERE RER E
rivière de Seyne pendant l’année dernière 1686, et 3000 de pension extraordinaire pendant les six derniers mois de lad. année................ .. 9gooof Au s° Vax per Mevcen, peintre flamand, pour ses ap- 60ootl
a febvrier : à Louis Duponr, tapissier, pour un grand
pointemens de l’année dernière. ..... WE Net a
tapis de laine, ouvrage de la Savonnerie, qu'il a fait et livré pour le service de S. M............. 5062h 10°
30 Juillet : à luy, pour 24 dessus de formes et 24 dessus de tabourets de laine d'ouvrages de la Savonnerie, 65454
2 febvrier : au s° ne Vizcemonp et héritiers Desrues, pour payement de pareille somme qui leur a esté ordonnée par feu M° Cozserr pour leurs appointemens des mois d’avril, may et juin 1683, en qualité de commis à l’exécution des règlemens des toiles en Normandie. goot
Au s° abbé pe za Rocue, pour remboursemert de ce qu'il a payé aux nommez Martin et pu Cravier, chirurgiens, pour avoir pensé les ouvriers des Bastimens blessez dans les travaux de Versailles en 1684........, 8oot
Au Principal, Procureur et boursiers du Colège de Cambray, pour le dédommagement de leurs bastimens démolis par ordre de S. M. pour la construction du Gollège de France, et ce pour l’année dernière 1686.....
9 febvrier : au s° Azvarez, pour le payement de plusieurs statues, bustes et autres curiositez qu'il a fait venir de Rome pour le service de S. M........ 9398
19 avril : à luy, pour plusieurs vazes d’amatiste, de jaspe oriental et autres curiositez qu’il a livrez pour le 2283 7° 6° 9 febvrier : au s° CLerx, pour son remboursement de
SELVICE 4620: MS ne ii due na
la voiture des statues, bustes, etc. que le s° Arvarez a fait venir de Rome, depuis le Havre-de-Grâce jusqu’à Rouen, et des frais de déchargement à Paris. 13911 7°
9 febvrier : à la veuve Lourper, tapissier, pour un tapy, ouvrage de la Savonnerie, qu’elle a fait et livré 4687 10:
19 avril : à elle, pour 24 dessus de formes et 24 dessus de tabourets d'ouvrages de la Savonnerie, qu’elle a 5830ott
30 juillet : à elle, pour 3 tapis de layne d'ouvrages
livrez au garde meublé. ..:.:.......:.....
de la Savonnerie, qu’elle a livré idem... .. 100874 10° 7 décembre : à elle, pour 12 dessus de formes et 12 dessus de tabouret, ouvrages de laine de la Savonnerie, livrez pour le service de S. M......... 29104
9 febvrier : au Procureur des Pères jésuites de la rue Saint-Antoine, pour six mois de la pension du P. Covper et du s° Micmez, Chinois, escheuz le dernier décembre 1686......... RAT AR OR EURE :
Au s° Tuevenor, pour la dépense qu'il a cy-devant faite
hoott pour les susnommez par ordre de S. M........ 950
Au Procureur de la Maison des Missionnaires establis à Versailles, pour le payement du petit logement des 978"
Au Prieur de Choisy-aux-Bœufs, pour son indemnité
enfans de chœur de la Parroisse . :....,....:..
des dixmes qu’il a droit de prendre sur les terres et prez 2153h Au Prieur euré de Rennemoulin, pour la non-jouis-
dépendans de son prieuré, pendant 1686 ....
sance, pendant la mesme année, de 50 arpens de bois Goott Aux marguilliers de la fabrique de Choisy-aux-Bœufs,
taillis dépendans du prieuré. . ........:......
pour la non-jouissance des terres appartenantes à la mesme fabrique, pendant lad. année. ......... 170
23 febvrier-23 mars : au s° P£rir, pour son paye-
PANNE RES RP ENIE RSR EIRE EE.
ment de plusieurs médailles d’or et d'argent qu'il a livrées pour le service de S. M. (2 p.)..... 8412 8° 6° 15 juin : à luy, pour g médailles d’or et 101 médailles d'argent pour le service de S. M. 4260 18° 10% 30 juillet : à luy, pour 13 médailles d’or et 485 médaïlles d'argent qu’il a livrées pour idem. 173674 9° 81 12 octobre : à luy, pour 19 médailles d’or, pesant 12 marcs 6 onces 4 gros et demi 19 grains, à raison de 574 5° l’once, et 260 médailles d'argent pesant 135 marcs 7 onces A gros, à A5 le marc, y compris 136# pour la tourneure desd. médailles. 121164 17° 3 21 décembre : à luy, pour 22 médailles d’or et go médalles d'argent : lu an a ins hgo4i 14° 23 febvrier : au curé de Marly, pour la non-jouissance, pendant l’année dernière 1686, des prez el des dixmes dépendans de sa cure.....,........ 684 5° Au s° pe Rusé, par pratiflication, en considération de ON: DT NCOR LH nt MEL Le Lie D LV. dou pre 2000 16 mars : à pe Launay, orfèvre, parfait payement de 138934 8° 9°, à quoy monient quatre chandeliers d’argent à branches qu’il a livrez pour le service de S. M.. LS AREA NE A eE Le sun DE 18934 8° 9° À Louis Picuersau, receveur du marquisat de Maintenon, pour ses non-jouissances deues aux sous-fermiers dud. marquisat, à cause des travaux faits à la rivière d'Eniesen: 16806 2 Kia ii 720! 6° Aux s® Ficron et Pormn, pour le dédommagement de la non-jouissance de la blanchisserie de Maintenon pendant Hd: année 1686... .4.:.,3000 9600!
Aux s"® Louis et Prerre De Soprire, seigneurs de Louveliennes, pour leurs dédommagemens de la non-jouissance du moulin de Louvetiennes pendant deux années.
DU ec END ee AM SM AS me LAURE TT en 30081 À Anroixe Trumez, jardinier, pour la pension que S. M. luy a accordée pendant l’année 1686.... 1500
23 mars : à Micuer Gerin, marchand jouaillier, à compte du chandelier de cristal qu'il a fourni pour le sérvideiaie SM AE ee bips si D 3000
Au s° Coupcer, jésuite, en considération de divers ouvrages qu’il compose et de la traduction de l'Histoire chinoise qu’il donne au public............. 2000
7 décembre : à luy, par gratiflication, en considération du travail qu’il a fait à la bibliothèque de S. M... 2 RE STAR UE Ne AU Re UNE ac 3000
31 mars : au s° Danerz, pour plusieurs pièces de cristal et agathe livrées pour le service de S. M... 13030ot
19 avril : à luy, pour un vaze de jade, un vaze antique de cristal et autres curiositez.. ......... 2150
11 Juin: à luy, pour deux vazes de cristal, dont l’un
en forme de char de triomphe dont les roues sont de cristal, et l’autre en forme de gallère, garni de pierre- LA LL ER A AIN ES RO NE 2 AE AREAS CON RE 57oot
7 décembre : à luy, pour trente-six agathes et autres pièces curieuses qu’il a livré pour S. M....... 29500
31 mars: au s° DE LA Touanne, trésorier général de l'Extraordinaire des guerres, pour remboursement de pareïlle somme qu’il a fait payer à Milan, pour plusieurs cristaux et autres pièces curieuses envoyées pour le sernd EME LS AURA ol ie 8943H 15°
À Docmimow, garde magasin des plombs, par gratiffication, en considération de ses services . . ..... 15oof
À Parriancae, de Venize, pour deux miroirs qu'il a hyré ponro Mie dE dd nd le à L8oot
À la damoiselle Anne Barzzesten, pour son dédommagement de la non-jouissance de sa place au vieux Versailles, occupée par les magasins des Bastimens depuis 1676: en en OS UE.L aan. éh pus L20ott
19 avril-17 aoust : au s° Borreau et sa compagnie, à compte des marbres de Languedoc et des Pyrennées qu’ils fournissent pour le service de S. M. et de l&voitape: dend. narbres( bi} dant 33000!
Au s° Le Brun, par gratification, en considération de divers ouvrages de peinture qu’il a faits pour le service dB, MU LAINE) Gate fes 12000h
h may-21 décembre : aux Prestres de la Congrégation de la Mission, à Fontainebleau, pour leur subsistance et entretenement pendant l’année 1687 (2 p.).. 6000
29 juin : au s' Accauzr et compagnie, pour leur payement de 53 blots de marbre blanc d'Italie qu’ils ont fourni pour le service de S. M.......... 17254 16°
13 Juillet : à eux, à compte des frais qu'ils ont fait pour faire venir pour S. M. des marbres d'Italie qui appartenoient à l’ancienne compagnie. ..... 1kooot
12-26 octobre : aux s'° Accauzr, pe BLancourr, DE Laisrre et Monrenann, à compte des marbres d'Italie qu’ils fournissent pour le Roy (2 p.)......... 36000
6 juillet : au s° ne Turmenyes, remboursement de ce qu’il a payé pour un grand seau et deux buirettes de cristal qu’il a fait venir de Milan pour le service de S. M.. D RROE A DURE MOUSE EE RUES A MER ARS 639 10°
7 décembre : à luy, pour pareille somme payée par son commis à Cazal, pour le prix de plusieurs cristaux Fe CU Eh PSN EE TORRENT PERRIER 2639 5°
18 juillet-14 décembre : au s° Marcezin Caaruier, marchand, pour le parfait payement de 507334 8° 4°, à quoy montent les brocards et autres étoffes brochées d’or, d'argent et de soye de plusieurs couleurs qu'il a bivrez
pour le service de S. M. (2 p.)........ 357334 8° 4°
13 juillet : à Josias Berce, orfèvre, pour plusieurs bordures d’or émaillé pour des agathes et autres ouvrages 2610f
Au s° Bosc, pour quatre agathes et douze petits ca-
qu'il a fait pour le service ACAON Ge RENe
mayeux où sont les douze empereurs, qu'il a livrez pour lé Cobinel: 22100) PM En ME 414 a 8o06f
20 juillet : à Josepn Arvoux, pour deux autruches et trois moutons de Thebaïde qu’il a livrez à la Ménage-
7 décembre : à luy, pour 95 poules sultanes et autres
res Leu PA TAN FRAME en GREEN AU
animaux et oiseaux de Levant qu'il a livrez à la Ména- 27 juillet : à la dame nes Bréviares, pour le supplé-
gerie, de l’envoy du s° Mosnier... ... NPA ment du payement de partie des héritages dépendans de lad. seigneurie des Bréviaires , occupez par les travaux des environs de Versailles; au moyen duquel payement les 78 arpens 13 perches 3/4 de terres labourables et prez mentionnez par le détail à la fin de l’estat de remboursement arreslé par ordre de S$. M., le 7 juillet 1686, ... hot 8° 3aoust : aux s° Haupiquer pe BLancourr, CASTILLE
appartiendront à l'avenir à S. M......
et ancienne compagnie, à compte des marbres d'Italie qu’ils ont fourni pour le service de S. M. .... 30000
21 aoust : à M°* la duchesse pe Créquy, pour Île payement de deux tableaux qu’elle a vendus à S. M. 5200f
A Rasrox, facteur d’orgues, pour un buffet d’orgues 15192 10° Aux ouvriers qui ont travaillé, sous la conduite du
qu'il a livré pour S. M.......42,7.. 4
s’ Jonczeur, aux réparations nécessaires à faire pour la conservation des eaux de Barrège pendant la présente 5 octobre : au s° Le Buanc, à compte du travail qu'il
années dei La LU M EN RSC ue D LS
fait à la recherche des monnoyes et médailles pour le cabinet des. M... 2,44 uctx LUS ph aux Chanoimes et Chapitre de Saint-
hooo
12 octobre :
Martin de Liège, pour le payement d’une agathe représentant Alexandre , qu’ils ont envoyé pour $S. M. 2000f
12 octobre : à Marcezin Cnaruier, à compte des étoffes que S. M. luy a ordonné de fournir pour meu- 180001
à M°° la duchesse pe Verneuiz, pour le
bler Trianon: rhin
19 octobre :
prix de cinquante-deux orangers qui ont esté tirez de l'orangerie de son chasteau de Verneuil et amenez dans cellé:det9:. Mia Versailles. 2... ut 2 0 à M. le marquis »'Hersaurr, pour
30 novembre :
trente orangers qui ont esté pris dans son orangerie d'Herbault el conduits en celle du chasteau de Fontaine- 5ooott
A Nicozas Variw, par gratification extraordinaire en
considération du soin qu’il prend des eaux de Fontaine-
Please rene Nour 1000
eee
7 décembre : à M. pe Freuger, pour trente-trois oraners pris en sa maison de Beauregard........ 5ooott (9
Aux officiers de Fontainebleau cy après nommez, par gralification, en considération du bon estat de leurs entretenemens pendant la présente année, sçavoir :
À la veuve pe Bray, ayant l’entretenement du grand A Macpezene et Anne Poreer, ayant celuy de l’autre
parterre. .... AA RAD ne AUS nb 2e je PE ofle lee te AIN
Moteur Re ONE D ON
À Vars, ayant celuy des arbres fruitiers. . ... 200
À Dessours, ayant celuy du jardin de lEstang. A Nivezow, ayant celuy du jardin du Mail. ... 150h
Goït
À Vozriceanr, ayant celuy des bateaux... .... À Tuigry, concierge de la Ménagerie........ À Coururier, ayant celuy des fontaines... ... À BssnarD, concierge de l’hostel d’Albret. . . À Jam, concierge de la cour du Cheval blanc.
À Toucer, concierge de la Surintendance.....
15ott À la veuve Dessourz, ayant l’entretenement des palis-
sades du pare........... SA MD Ne Loott À Jaoues-Puippes Boisseau, dit CuariLLon, ayant celuy de l'Orangerie . . ....... Me Do eee TE OO
Aud. Varix, ayant celuy des arbres fruitiers, en considération de l'augmentation de son entretenement. 120# À lad. veuve Dessour, en considération 2dem.. 100 Au s' Piox, ayant le soin de la nourriture des carpes et cignes du canal, en considération du nombre des ci-
DRE S Le Le NN re etats SALAM tn niet Lt UA Ve 100 A Josias Becze, pour sept bordures d’or emaillé pour des agathes, qu'il a fait pour $. Mi. 49m0m6" h{
21 décembre : au s° ne Beauueu, pour le payement de quatre agathes onix et de couleur qu’il a fourni pour CAD CAPOT A AND EN CL Eee re
28 décembre : à M. ne Vizracerr, pour ce que S. M.
lui a accordé en considération de l'inspection générale qu'il luy a donnée sur ses Bastimens, pendant la présente année/1089.: 1m Atos RUE vues ds: 20061
19 janvier 1688 : au s° Leresvre, contrôleur, par gratification, en considération du service qu’il a rendu dans les Bastimens..... Po ES A ERA dan TO OR
26 janvier : à divers particuliers, pour leur remboursement des terres, prez, vignes et jardins à eux appartenans, lesquels sont occupez par le nouveau chemin que S. M. a ordonné estre fait pour aller de Versailles à Paris, et de plusieurs autres terres ..... 23596 7° 6°
À d’autres particuliers, pour leur remboursement des
EN TT ST CPE
terres, prez, pastures, aulnayes, clos, jardins et maisons à eux appartenans, occupez par le canal de Gallardon, et autres héritages plus au long déclarez dans l'ordonnance de fonds cy devant enregistrée, y compris 1495ott pour le prix principal de l’hostel de Foix, sçis à Fontainebleau, acquis pour S. M. dez le 21 avril 1684, et trois années d’interests de 13000f!, prix dud. hostel. . Re AE PRET ES PAT AT 1645outt 11°
23 febvrier : à d’autres, pour leur remboursement du prix principal et non-jouissance des terres et hérilages à eux appartenans qui ont esté pris pour l'augmentation düpare de Marly. MRTaU 146189 3°
9 mars : à d’autres, pour leur remboursement de quelques héritages sciz aux environs de l’aqueduc de Maintenon, desquels S. M. a fait don à M°*° pe Mainrenon. . A I Se ee ED 39048 10° 6°
19 avril : à d’autres, pour leur remboursement des maisons, cours et jardins à eux appartenans, pris pour l'augmentation du cimetière de Saint-Cyr. .... 2350
10 aoust : à d’autres, pour leur payement du prix principal et non-jouissances des terres, prez, bois, vignes, maisons, jardins, à eux apparlenans, occupez par le prolongement du canal d'Épernon Ltd a 514hatt 16°
21 décembre : à d’autres, pour leur remboursement du prix principal et non-jouissances des terres, prez et bois occupez par les travaux fails dans les hauteurs de Vaueiésaun ie, odeur 351384 18° 9°
16 febvrier-27 juillet : à plusieurs particuliers, pour leur payement des menues dépenses qu’ils ont faites au chasteau de Maintenon (2 p.)......... 2339 19° 4°
À plusieurs particuliers, pour les ouvrages qu'ils font aux bastimens dud. chasteau de Maintenon (26 p.).... RE SA AA ME En 80529 18° 1°
À François Locneron, pour parfait payement de ses ouvrages aux bastimens dépendans dud. chasteau de Maintenon pendant la présente année... 1145 15° 7°
Somme de ce chapitre. 1034912 18° 11°
AQUEDUC ET CONDUITES DE GRAIS
26 janvier-9 mars : à Nicoras Le Joxezeur, à compte de la maçonnerie de l’aqueduc au-dessous des réservoirs du CHEN CDS LR SAR RS Re 3000!
21 septembre : à luy, sur l’ouvrage qu'il fait pour la conduite des eaux bonnes à boire de Versailles. 3000
5 octobre-2 novembre : à luy, sur la conduite des eaux de derrière Glatigny dans les places de la ville de Versailles: 63 pas à a Ra Rest hoooît
19 oclobre-14 décembre : à luy, sur la conduite de
— RÉSERVOIRS. 1146
grais d’un pied de diamettre pour conduire les eaues du réservoir de Roquancourt dans celuy de Chèvreloup LORS FRA PAR DEL NE A UE RATIE AECREAES 10000
12 janvier-18 may: à Samson, entrepreneur, à compte des conduittes de grais qu’il pose dans l’aqueduc, depuis Fosse-Repose jusqu’à l’avant-cour de Versailles, pour les eauxide Vile-d'Avray (7 ph: uenissent 7300
Somme de ce chapitre... ...... 27300
Remise au s° Le Besçus, restant du fonds fait en 1687 pour lesd. eaux. .... AR AIN tt 5hooï
RÉSERVOIRS
MAÇONNERIE
23 febvrier : à Bsrérron le jeune, entrepreneur, à compte des regards et ponceaux qu’il fait aux environs de Versaïlles.. ....... RÉ EP RRR AT ATEN 24 Boot
23 mars-10 aoust : à luy, sur la maçonnerie des glacières et angards du Parc-aux-Cerfs (5 p.).... 1700
6 avril- A may : à luy, sur la maçonnerie qu'il fait sur les aqueducs des eaux de Ville-d’Avray (2 p.).. 1000
30 juillet : à luy, sur les réparations de la ferme de CAL NT LL RMS re MONA LA TA RE 300h
a novembre-14 décembre : à luy, sur la maçonnerie du logement du suisse de la porte de la Geurinière, dans le petit parc de Versailles (4 p.)............ 1800tt
13 janvier-1® juin : à Maurice GaBriez, entrepreneur, à compte de ses ouvrages de maçonnerie pour la closture de la butte de Montboron (10 p.).... 19000tt
23 mars-209 juin : à luy, pour ses ouvrages de maçonnerie dans l’aqueduc du gros mur qui conduit les eaux de la machine dans lesd. réservoirs de la butte Mont- Boon hs NS AS AR EN et h1234 5°
21 septembre : à luy, à compte de la maçonnerie des regards qu’il fait sur les conduites de tuiaux de fer desd. TÉSE VOIRON LE cab 2ifah alor MA RD ALES AU RE NE) ei 5ooîl
12 janvier : à Larosse, maçon, parfait payement de 1120%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie de l’aqueduc de communication pour servir de décharge à celuy qui conduit l’eau de la Seyne à la butte de Montboron proche le puys de Pangle.............. 1701
Somme de ce chapitre... .... 290934 5°
Remise au s' Le Besçue, restant du fonds fait en 1687 pour la closture de la butte de Montboron. . ... 8000
TERRASSES
o mars : à Pierre Le Crerc, dit Pire, terrassier, parfait payement de 120121, à quoy montent les fouilles et transports de terre par luy faits pour le régallement de l'allée de Choisy, dans le petit pare. ....... 519t
26 janvier : à luy, sur la fouille et transport des terres de la butte de Montboron.,......,.......: 1000!
19 janvier : à Goxxor, terrassier, parfait payement de 191284 19°, à quoy montent les fouilles et transport des terres des réservoirs du Parc-aux-Cerfs. . . .. 2784 19°
26 janvier- 933 febvrier : à Guinon, terrassier, parfait payement de 6761, à quoy montent 384 thoises cubes de terre qu’il a transportez dans plusieurs trous et tranchées le long de l’aqueduc de la Geurinière (2 p.).... 426N
13 janvier : à Prixpes FLureavu, terrassier, et autres, pour plusieurs menus ouvrages de terrasses aux environs de Versailles, sous la conduite du s° LAMBERT... . ..
M0 AU TER NS de PS NT ou UE 6 avril : à Taevener, terrassier, et autres, pour menus duvräges. de ferrasse. ...:..... de e à see AO ON 19 avril-15 juin : à Marris Mouun et autres, pour plusieurs menus ouvrages (3 p.).......... 359! 15° 13 juillet : à La Croix, terrassier, et autres, pour MENUS OUVTAPES, « « «+42 + el d ee » dé ln te et CDI
30 juillet : à Marin Tréau, terrassier, pour idem. x AA dit te Ne POUR An 230 1° 10-5 octobre : à luy, La Croix et autres, idem (3 p.). A US en Re a LEUR BE" 7-21 septembre : à Fceuranr Feux et autres, pour menus ouvrages par eux faits (a p.)...... 2674 8° 4° a novembre : à Lerance, Moux et autres, pour menus OUVTAPES.. ......... A PR ARE . 271 13° 16 novembre : à Gareau et autres, pour idem.... hit 10° 14 décembre : à Prerre Boucne et autres, pour idem. D Are A AE pe D A Se EE
Somme de ce chapitre..... 4381# 19°4°
Remise au s’ Le Beseue, restant du fonds fait en 1687 pour lad. butte de Monthoron. ............. 3500
GLAISES
23 febvrier : à Rivière, Romwas et Augé, terrassiers, à compte des glaises qu'ils façonnent pour les réservoirs de la butte de Monthoron............ de pti DODN 16 novembre-14 décembre : à La Viene, terrassier, à compte des glaises qu’il transporte dans le deuxième réservoir du Parc-aux-Cerfs (3 p.).......... .. oo
Somme de ce chapitre... .... .... goot
TUYAUX ET TERRASSE
12 janvier : à Marrin Mouuin, parfait payement de A4GK 5° pour avoir déposé la quantité de 361 thoïses de tuiaux de fer de fonte en manchon, de six pouces de diamettre des conduites, du moulin de renvoy dans le petit parc de Versailles, et les avoir reposez ailleurs. . . LD PR HOUR QG Da eue ae RAA OEUF AE RE LG 5°
18 may-29 juin : à luy, parfait payement du transport des terres des chaussées qui traversent les prez entre la ferme de Gallye, la faisanderie du Moulineau et celles des glacières du Parc-aux-Cerfs (5 p.)........ 588#
16 novembre- 14 décembre : à luy, parfait payement du nettoyement des immondices de l’aqueduc depuis l'avenue proche les escuries des gardes du corps jusques
dans le parc de Versailles (2 p.)........... .. 45oï Somme de ce chapitre. ....... 1084 5° CHARPENTERIE.
9 mars : à Dgrriar, charpentier, pour avoir relevé et reposé 36 thoises de long de platte-formes du premier réservoir de la butte de Monthoron, et attaché les planches du batardeau du deuxième réservoir. .......... 48H
23 mars : aux nommez Hérauzr et Bourior, charpentiers, pour les journées qu’ils ont employé à divers menus ouvrages à lad. butte. .......,........ 30h
COUVERTURE
14 décembre : à La Cosre et autres, pour la paille fournie pour la couverture des glacières du Parc-aux-
CR ARS OS MR RE A AU SE De D UPLEe LaE 2 08h 4°
MENUISERIE
30 juillet-10 aoust : à Ducnesne, menuisier, à compte de ses ouvrages de menuiserie pour les portes de la butte de Montboron et autres endroits des environs de Veréhfles (ep sine LENS en tt 250
21 septembre : à luy, pour les réparations de menuiserie qu’il a faites en plusieurs endroits des petites escunes de Verailiels et nr dem ste 124 18°
23 mars : à Louis Gnevazier, menuisier, pour les ouvrages de menuiserie qu’il a fait aux regards du Ghenây..et. de, Satony &: serum eh cosesk 87 10°
15 juin : à luy, sur ses ouvrages au réservoir du Parcgo 5° à luy et Lucmer, pour leurs journées
au CBI IVe RARE ANR PA Ce à à 30 novembre :
et menus ouvrages de menuiserie et serrurerie par eux
faits sous la conduite du s° LammBerr ........ 64 18°
21 septembre : à Basin, menuisier, pour les réparations de menuiserie aux portes de la faisanderie de Ren- 8#
nemoulin........
CRC
Somme de ce chapitre........
SERRURERIE
23 mars-2 novembre : au nommé Cnocar», serrurier, à compte des équipages qu'il fait aux soupapes des réservoirs de Ja butte de Montboron et environs de Ver- 6oof
18 mars - 15 juin : à Tomas VazLERAN, serrurier, par-
es Cp Let
fait payement des brides de fer pour les racordemens de plomb sur les conduites de tuiaux de fer de Versailles (Spain, se 5281 16°
30 juillet : à luy, pour les mesmes ouvrages et les
CRE os
masses et ébauchoirs qu’il a livrez pour couper les vieux
Plomberie en ae
15 juin : à Pigrre Davin, serrurier, sur ses ouvrages aux faisanderies de Rennemoulin et des Moulineaux. FES Peas Te
cn
23 febvrier : à Juan Le Roy, serrurier, pour avoir déferré et referré six vannes pour laqueduc proche les moulins de Clagny, et avoir fourni les boulons, clavettes, 63h 8° 21 septembre : à luy, pour les brides de fer de plu-
esquierres et crampons. .......
sieurs diamettres qu’il à livré pour les racordemens des 18 19°
21 décembre : à luy, pour deux grilles de fer qu’il a
conduites de tuiaux de fer. ...,.....,.....
livré pour deux ouvertures dans le mur de closture du pelit parc du costé de Buc, pesant ensemble 8514, à 4° Jaslivne ss ose 1704 4°
23 mars : à JaquEs Fromanr, dit Le Bourçeuiexo, serrurier, sur les ouvrages qu'il fait à la butte de Montboron.…. 145 10°
esse
Somme de ce chapitre... ....... 1856
PAVÉ
26 janvier : à Louis Renouzr, paveur, à compte des ouvrages de pavé qu’il fait pour traverser la grande avenue de Versailles proche l’hostel de Limoges. .,. 5oott
18 may-29 juillet : à luy, sur les chaussées de pavé qu’il fait sous les arcades de l’aqueduc du gros mur... AIO At RE 15o0of
nes
Somme de ce chapitre....,.... 2000
ROUTTES,
30 novembre : à Pierre Ricozzer, ayant l’entrelenement des routles pour la commodité de la chasse aux
— RÉSERVOIRS
| environs de Versailles, pour trois mois de gages échus
le 31 octobre... ... 22btt
ns
OUVRAGES DE GUIVRE
12 Janvier : à Rover, fondeur, parfait payement de 17698 13° 9°, à quoy montent six soupapes de cuivre, de 18 pouces de diamettre, pesant 2073 livres 3/4, à raison de 17° la livre, qu'il a livré pour les réservoirs de la bufte de Montboron.…. . ... ner et ic OUR 280
À Le Moywe, fondeur, parfait payement de 4128 6° à quoy monte un robinet de cuivre de 18 pouces, pesant 4587 livres, à raison de 18° la livre, qu'il a livré et posé sous le chasteau d’eau de Versailles. .... 477 6°
Somme de ce chapitre... ..
TUIAUX DE FER DE FONTE
12 Janvier-11 may : au s° CouLon, propriettaire de forges en Champagne, à compte des tuiaux de fer de fonte de 18 pouces qu'il fournit pour les fontaines du chasteau de Versailles! (7 p.).. 122000 5 octobre : à luy, sur 1800 loises d’un pied pour LE 120001 19 octobre : à luy, sur les conduites d’un pied de dia-
mettre.. 24000
se
26 janvier-23 febvrier : au s° pes Vaucoins, propriettaire de forges en Normandie, à compte des conduites de tuiaux de 6 pouces qu’il fournit pour les fon- 13000 5 octobre : à luy, sur les tuiaux de 18 pouces pour la
taines de Versailles (2 p.).....
AUOT NL CP RAR RSR TRE NT RRER S R 21 décembre : à luy, sur les tuiaux d’un pied et de 8 pouces qu'il a posé pour les fontaines de Versailles...
_......... ns ns
13 Janvier-14 septembre : à Pauzanr, à compte du déposage et reposage de tuiaux de fer pour les conduites 3hoof
26 janvier-2 novembre : à luy, sur le posage des
des fontaines du chasteau de Versailles (OR
tuiaux de fer pour les fontaines de Fontainebleau (8 p.). 6100ft
15 Jjuin-17 aoust : à luy, sur le posage des tuiaux aux fontaines du jardin du chasteau de Versailles (4 p.)..…. 6300f
7 septembre-19 octobre : à luy, sur les tuiaux de la
CHOCO EN dose sos ere + 0
machine (2 p.). 1100û
2 novembre : à luy, sur le déposage et reposage des
tuiaux de fer de dix pouces pour la conduite depuis les
* Nota. Imputer sur ee compte les 300001 ordonnées 1e
a septembre 1686, cy........ 30000!
réservoirs du bout de l'aile jusqu’au réservoir de Roquan- CP ARE LS DRE ES LA GRR MORE TE NE 5oott
23 novembre-21 décembre : ‘à luy, sur les vieilles conduites de fer qu’il fait poser dans le jardin de Trianon ÉON AACRSANS A ARS TS RENAN UT 0 1000
19 avril : au s' Le Maire, maistre de forge de Champagne, à compte des tuiaux de fer de fonte d’un pied de diamettre qu’il a fournis et posés pour les conduites des fontaines de Versailles. ........... : 1000 o mars : à Des La Cosre, parfait payement de 6300t 5°, à quoy montent les déposages et reposages des tuiaux de fer de fonte de 8 et 6 pouces de diamettre qu’il a fait pour les conduittes des eaux des environs du
Chasteau de Versailles 220 0e eee 1400 5°
Somme de ce chapitre... ... 204800ot 5°
Remise au s' Le Beseur, pour le restant du fonds fait en 1687 pour les tuiaux de 18 pouces....... 15251
CONTRE COEURS DE CHEMINÉES
23 mars : au s' pe Suzemonr, maistre de forge en Champagne, pour trente grands contre-cœurs de cheminée, pesant 32160 livres, à raison de 46K le miier, et de 190 moyens et petits, pesant Ag47 livres, à 5ott le milier, le tout livré dans les magasins de Versailles, y compris la voiture jusqu’à Sève....... 39528 17° 9°
À Noïrer, marchand de fer, pour cent contre-cœurs de cheminées qu’il a fourni au Grand Commun, et vingtquatre qu'il a livrez au Cheni, pesant ensemble 17400 livres, à raison de 5ott le milier, y compris 5of pour la voiture de Paris à Versailles. ......... g20ù
19 avril: à luy, pour huit contre-cœurs de cheminées et autres ferrures qu’il a fournies pour envoyer à Compiègne pour le service de S. M........ 230 10°
Somme de ce chapitre ..... 51034 7° 9°
23 febvrier : à Jaques Fayerre et CoNSTANGE, pour avoir nettoyé l'aqueduc depuis la Geurinière jusque dans le Parc-aux-Cerfs, et vuidé l’eau de l’aqueduc d’entre la butte de Monthoron et la montagne de Picardie. 654
23 mars : à Fueurr, Consrance et Marx Mouun, pour menus ouvrages par eux faits au gros mur de l’aqueduc de la butte de Montboron et à l’aqueduc de la playne de Satory.:.:.:....:..:....... Bot 10°
A Rixouer et Lara, voituriers par terre, pour la voiture, du port de Sève à Versailles, de 129 contre-
cœurs de cheminées de fonte pesant 83882 livres, sça-
voir : 32160 livres, à 45° le milier, et 57722 livres, à
Lo Role. : LES E NME NN E EN RE SIRRES Le) 1764 4° 7°
1% juin : à Mar Movuzin, pour les menus ouvrages
qu'il à ARE SE SO NOR E R TR M RER 85 10° Somme de ce chapitre....... ELU
HARAS DE SAINT-LÉGER
12 janvier-6 avril : à Ecasse, maçon, parfait payement de 6049, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par luy faits au haras de Saint-Léger (2 p.).. SAN RO UE LEE ER EEE ee Re ec 1549
15 juin : à luy, pour les réparations de maçonnerie qu’il a fait à l’abreuvoir de Saint-Léger. ....... 200
21 septembre-30 novembre : à Esrrexne Yvon, couvreur, à comple de ses ouvrages au chasteau de Saint- Léper (8 ph 2-4: ee eer rene 1800
19 janvier : à Louis Das, charpentier, parfait payement de 1316# 18°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie, tant au chasteau qu'aux escuries du haras de Saint-Léper, pendant 1685 et 1686... 216 18°
À Marin pe Bray, menuisier, parfait payement de 6354 15°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie faits audi haras els ME NN ER RE 85 15°
A Louis Jouvin, serrurier, parfait payement de 3894 15°, à quoy montent les ouvrages de serrurerie aux mesmes (endroits: 0. eee eo 1892 19°
Somme de ce chapitre... ..... Lo3hit 8°
ET DE MONTFORT
19 janvier : à Laurens Micasse, ayant l’entretenement des routes de la forest de Compiègne, pour trois
quartiers dud. entretenement, escheus le dernier dé-
combre 10866440 0 SRE 4 Sn UN hogf 13° 6 juillet : à luy, pour les six premiers mois 1687... A NU EN NEO Ta 2h94 16° 6° 19 janvier : à luy, ayant celuy des fossez de lad. fo-
rest, pour trois quartiers 1686............ 3684 6°
6 juillet : à luy, pour les six premiers mois 1687... DRE RUE NOEL MIRE PARAPNES DR EE AE 2454 6°
19 janvier-6 juillet : à Jean Croiser, charpentier, ayant l’entretenement des ponts de lad. forest, pour cinq quartiers de ses gages (2 p.)................ 129 au s° Taizzv, commis de la poste de Compiègne, savoir :
19 janvier :
28K pour son remboursement du bois qu'il a achepté pour estre employé aux ponts de lad. forest, et 100 par gratification. ......... 1284
9 febvrier-10 aoust : au s° Eswery, concierge dud. chasteau de Compiègne, pour dépenses faites pour l’entretenement d’iceluy pendant les années 1683 à 1687 (a Russie, Sushi da De 1500
15 juin-3o novembre : à Laurexs Dozor, ayant l’entretenement des routtes de la forest de Montfort et Saint-Léger (6 p.)..... Ads fs sis ide 2850tt
k may-19 octobre : à Cmérer!, vitrier, pour les ouvrages de réparations qu’il a faits aux vitres du chasteau de Uormpièone (l- Bo, + ait NU 344 19°
À GérarD Le Sourp, maçon, parfait payement des réparalions de maçonnerie et couverture de la maison de la Muette dans la forest de Compiègne (2 p.)... 9054
19 octobre : à Jean Deraporre, menuisier, pour ses ouvrages e t réparations de menuiserie au chasteau de la Museo hs act An 7e" 1754
À Jean ViNcenT, serrurier, sur ses ouvrages et réparalions de serrurerie aud. chasteau de Ja Muette. 764 10°
Somme de ce chapitre... ..., 7370 3° 6
AQUEDUCS DE BUC ET DU TROU-SALLÉ
MAÇONNERIE
11-18 may : à Nicozas Le Jonezeur, à compte du ciment de l’aqueduc du Trou-Sallé (2 p.)...... 1900 12 janvier-15 juin : à Simon, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il fait au grand aqueduc déni CAD) re SPAS Re a ee ee 2507 25 mars-28 septembre : à luy, sur ses ouvrages de
maçonnerie à l’aqueduc, derrière la chaussée du Trou-
Sallé (pie. 3... AE PORC RTE 11100f Somme de ce chapitre. .,...... 19550714 TERRASSES.
12 janvier-21 décembre : à Pierre Le Crerc, dit Pire, terrassier, parfait payement de 520354 19° 6“, à quoy montent les terres qu’il a enlevées à la chaussée du Pont de Buc, et les déblays et remblays pour l'élargissement de lad. chaussée (17 p.).... 21235 19° 64
13 janvier : à Guinow, terrassier, parfait payement de 2594 8* 2°, à quoy montent divers ouvrages de terrasses faits au fonds de Buc et ailleurs. ....... .. Bot 8° af
6 avril-15 juin : à luy, parfait payement des fouilles et transports de terres par luy faits à l’aqueduc de la Genraidie (a nee tetes She Last
26 janvier-13 juillet : à François, terrassier, à compte
l Ou Cneray.
ANNÉE 1687. — AQUEDUCS DE BUC ET DU TROU-SALÉ
des terres qu’il remue à la chaussée du Trou-Sallé GR... te PAR ENS) AAA 2098
26 janvier : à Pierre Hamez, terrassier, pour les terres qu’il a transportées pour remplir le réservoir de Buc
- joignant l’aqueduc du Trou-Sallé. ........... 1064
17 aoust : à François Hamez, terrassier, sur les terres et conrois par luy faits aux rigolles de Palaizeau et de UT NU CORTE DAS RE AU ER A AO MA Nes 861
14 septembre-12 octobre : à luy, sur les terres qu'il transporte pour chausser le pavé du pont de Buc (2 p.). SO RARE à Le Le RAS re Mod aa pra A ICONE PET LEON
23 novembre-21 décembre : à luy, sur l'ouverture des rigolles de la chaussée de Saclay (3 p.)..... hhott
Somme de ce chapitre.... 24556k. o° 8°
CHARPENTERIE
6 avril : à Nicocas Perrier, charpentier, pour ouvrages de charpenterie faits à la rigolle de Chateaufort au clos de la veuve Durand. .............. 8ott 14° 26 octobre : à luy, pour deux ponts de bois qu'il a faits à la chaussée de Saclay. ..,............ 120
Somme de ce chapitre........ 20ot 12
SERRURERIE
23 febvrier : à Nicocas Breton, serrurier, parfait
payement de ses ouvrages de serrurerie dans la plaine
de Saclay et au fonds de Buc............... 361
26 octobre : à luy sur ses ouvrages en divers endroits
derplaie de Sady.. 0 mu is 81 Somme de ce chapitre. .......... EU
23 febvrier : à ViLcePalzce, pour la dépense qu'il a faite pour l’épreuve des eaux de Saclay. ........ 5ait 29 juin : à Larceur, pour les journées qu’il a employées à faire les réparations de l’aqueduc de la plaine der Baden da amant dE 19 10° 23 septembre de vitrerie qu’il a fait au logement du garde de l’aquedc de ed st Lea ao qi 7°
: à Goparr, vitrier, pour les ouvrages
7 décembre grosse peinture qu’il a faite au pavillon du garde dud.
: à Cuarzes Le Lou», peintre, pour la
dupe, Li Aa LE RS ae 20H 10°
Somme de ce chapitre. ......... 99 7
Remise aud. s° Le Besçue, trésorier, pour le restant du fonds fait en 1687 pour l’entretien des ouvrages au département du s° pe Franczieu............ 23934
IMPRIMERIE NATIONALE
ESTANGS DE TRAPPES, ETC
MAÇONNERIE
7-21 décembre : à Axxe Bivor, maçon, à compte de la réparation qu'il fait dans l’aqueduc qui conduit les eaux de l’estang de Trappes à Satory (2 p.).... Goo
TERRASSES
5 janvier : à Nicozas Le Mere, terrassier, pour plusieurs fossez et menus ouvrages qu'il a fait à la chaussée de l’estang de Trappes et ailleurs... ,........ 2att 8°
8-99 juin : à luy et Prerre CarLu, pour menus ouvrages de terrasses par eux faits dans les plaines du bois d'Arcy, Trappes et Cognières (2 p.)......... 189 4°
19 janvier : à Guicraume Anis, pour plusieurs menus ouvrages de terrasse à la teste de laqueduc du bois DATE mirror die cu doNr D de 111 19°
23 novembre : à Jaques Bonin, terrassier, pour avoir neltoyé les rigolles depuis l’aqueduc de la Boïssière jusqu'à celuy de Moregard, et autres menus ouvrages de terrasse ip le fais, RUE ON 87 5° 6°
2 janvier , à Binor, pour les journées qu'il a employées à visiter l'aqueduc qui conduit les eaux de lestang de Trappes à Satory, à déblayer les endroits où il ya à travailler et à les remblayer à cause des mauvais temps. St ne Sa at ce peite eee re eee de 0e UN
21 décembre : à Arexanpre Gonie, dit LA VALLÉE,
pour menus ouvrages de terrasses qu'il a faits dans la :
plainé du Poney... SI JA RE EURE : Bot
14 janvier-24 aoust : à Prerre Le Czenc, dit Prrre, pour parfait payement de 228834 4° 5°, à quoy montent les fouilles et transports de terre qu'il a fait en 1686 et 1687, tant pour la construction des contre-digues de Cognières-les-Landes et d'Autebruère que pour laprofondissement fait aux rigolles d'Eslancourt, celuy des chaussées des estangs du Mesnil et Trapes, pour la digue faite pour la jonction des deux marnières, et autres menus ouvrages (9 p.).......... RS 8383 4° 5°
14 septembre-21 décembre : à luy, pour parfait payement du reyestement qu’il a fait à la chaussée de l’estang de Trappes et sur la fouille et transport de terre tant pour relever que prolonger l'une des chaussées des marnières dud. estang (7 p.).......... Bhoatt a° 10°
Somme de ce chapitre. ... 14161 16° 9°
COUVERTURE
13 avril-17 aoust : à Esrienne Yvon, couvreur, par-
. fait payement de 167ot 5° 6°, à quoy montent les ou- -vrages de couverture d’ardoise par luy faits aux pa-
villons des gardes-rigolles de la plaine de Trappes
_(2p.) TARA A A ne re UE 67ott 5° 6°
MENUISERIE
17 aoust : à Lours Cumevarter, menuisier, parfait payement de 989! 14°, à quoy montent ses ouvrages de menuiserie tant pour les pavillons des gardes-rigolles de lad. plaine qu'autres ouvrages............. 89 14°
,SERRURERIE
a febvrier : à GrorGE SiMoNNEr, serrurier, pour menus ouvrages de serrurerie qu’il a faits au pavillon du garde
de l’estang de Trappes et autres endroits...... 534 &
13 avril-5 octobre : à Jean Le Roy, serrurier, parfait payement de 1908 17° pour la ferrure faite aux pavillons des gardes-rigolles de la plaine de Trappes, aux vannes et aux grilles posées aux murs du parc en 1685 Fan biens - oo de semaine 258 17°
Somme de ce chapitre........ 3194 5°
FOURNITURE DE CHAUX
9 novembre :
huit muids cinq poinçons de chaux livrez pour le gobtage
à Mrcuez Rocer, chaufournier, pour
et rétablissement de la maçonnerie de la chaussée de l’estang d’Arcy et autres menus ouvrages, à raison de D Rs. SR doi lande ne dns 2934 5°
GRAIS
à Jaoues Juper, dit nu Megswir, à compte des grais qu'il livre pour le relèvement de la
35 may-12 octobre :
chaussée de lestang de Trappes (8 p.)........ h650oû
ROLLES D'OUVRIERS QUI ONT TRAVAILLÉ SOUS LE SIEUR DE SAINTE-CATHERINE
16 janvier : aux ouvriers qui ont travaillé tant à casser des glaces qu'à fouiller des terres et autrés menus ouvrages aux environs de Trappes. ........ ‘ss Boît 16°
16 mars-3 septembre : à ceux qui ont lravaillé aux menus ouvrages du 15 mars au 2 aoust (4 p.)..... SR nl See
14 septembre - 21 décembre : à ceux qui ont travaillé à gobter la maçonnerie de l’estang d’Arey (5 p.)...... Fan t SCIE à Lis nor ait s°
Remise au s’ Le Beseur, pour l’entretenement des ouvrages dud. s° DE SAINTE-CATHERINE. ......... 1896
CE I EEE
ENTRETENEMENS DE VERSAILLES.
sens
JARDIN POTAGER
5 janvier-18 may : au s° DE LA Quinrinr, ayant l’entretenement du jardin potager de Versailles, pour le complément de ses gages en 1686 (2 p.).... G25ott
19 janvier : à luy, pour 260 voyages qu’il a fait faire
à Noisy et à Saint-Cyr pour y portér des légumes el des
fruits, depuis le 1° novembre 1685 au dernier octobre li). 0 SIN ME RSR à 1e NO D ENVRE 203 19°
16 febvrier-16 décembre : à luy, pour l’entretenement
dud. jardin, du mois de janvier au mois de novembre AU NOR ES 0 RS Re AMIENS sb dal 13790t
Somme de ce chapitre... ... 20203 19°
PETIT PARC
2 mars-12 octobre : à Berri, sculpteur, ayant l’en< trelenement des figures et'autrès ouvrages de sculpture
en marbre du petit parc, pour ses appointemens depuis le quartier d'octobre 1686 jusqu’au quartier d'octobre LORD) eee Le cela db ire ART
13 avril-5 octobre :
à Lisqui, marbrier, ayant celuy de tous les ouvrages de marbre dud. parc, pour ses gages des six derniers mois 1686 et six premiers 1687 (3 p.). oi 20 die} ee een NEIL 68 of
11 mars-5 octobre : à Henrv Dupuy, jardinier, ayant l'entretenement des allées du petit parc, Orangerie ct
pourtour du canal, pour ses gages des trois derniers mois
1686 et six premiers 1687 (3 p.)......... + 91800 9 octobre : à luy, pour supplément de ses appointe-
mens pendant les six premiers mois de la présente année, -
à cause de l'augmentation de ses entretenemens. 1000
11 may : à Ouivier Fzeuranr, ayant celuy du jardin de Trianon, pour, avec 371 faisant le quart de 14844 qui luy sont diminuez pour la dépense qui a esté faite en 1686 à fournir, voiturer et oster dud. jardin le grand fumier nécessaire à couvrir 106 toises de baraque qui ont servi à la couverture des orangers plantez en palissades dans led. jardin, faire le parfait payemént de
2250 pour ses gages des trois derniers mois 1686...
20 juillet-5 octobre : à luy, pour l’entretenement des |
six premiers mois 1687 (2 p.).......:..... 3708h
11 may-9 octobre : à Drovarr, rocailleur, ayant celuy des rocailles dud. jardin de Versailles, pour ses appointemens des trois derniers mois 1686 et six premiers HO 1067 Ben), issu ut: PM ee LU 2990of
ANNÉE 1687. — ENTRETENEMENTS DE VERSAILLES
À Rent Jason, jardinier, ayant celuy du Mail et des allées du pourtour de la pièce des Suisses, pour trois quartiers de ses appointemens de 1686 et 1687 (3 p.). D NE Un mA sente ee 007
20 juillet, à Le Moywe, fondeur, pour les trois premiers mois de ses appointemens en 1687...... 370
Somme de ce chapitre... ...... 26029
CONDUITES ET FONTAINES DE VERSAILLES
9 febvrier-2 novembre : au s° Pauzarr, ayant l’entretenement de toules les conduites de tuiaux de fer de fonte des fontaines du chasteau de Versailles et lieux en dépendans, pour ses gages des trois derniers mois 1686 et neuf premiers 1687 (4 p.)..... NOIRS 10000
6 avril : à Craune Denis, fontainier, ayant l’entretement des fontaines, pour ses gages pendant les trois der-
ROOER DANSE AA LE aa AA ARE 1140 À Gouknayx, compagnon fontainier, pour ses gages PAR ne nn es ie red lue La bat 25ott M din TU RE IEEE A LREATCS 25oft À Virry, idem... .. MA SAR A An 25oû ARMES Momie LUS EE SUUNTO 0e 25ot À Muzarr, autre employé à la butte Montboron, idem. D a A GMA N AS EAUL L'EN AVI D AIN 25ot À Caine Denis fils, garçon fontainier, idem.. 135 Ac Monarnt 4m 1 NOT LUEUR. LAS 2 1354 AGPDACER MSN Le AR LES NU et que 1358 AN Gen, AMmLR NE An MOT CS LE AU 135 Abe em. du net 1 GED RO M 6 nel Ua 135t A 19 AA D DE RES ie LUE LE REP Ta 135
À Boxnevie, employé au Parc-aux-Cerfs. .... 1354 À Gasniez, employé au petit parc. ......... 135 À Rewy Denis fils, ayant l’entretenement des fontaines de Trianon, de la fontaine de la décharge du canal et des réservoirs au dessus de Trianon, pour ses gages pen-
dant led..temps: 5%... ob dus . 370 À luy, pour les gages de son garçon pendant led. CR sien a AN ATOS Guns ns LOT 75t
À Le Moyxe, fondeur, ayant l’entretenement de tous les ouvrages de cuivre des fontaines de Versailles, pour ses gages du dernier quartier 1686........... 3791
22 juin : à Craune Denis, fontainier, et autres cy dessus nommez, excepté Craure Denis fils, pour leurs
“gages des trois premiers mois 1687, y compris ceux de
Bonxevie pour six mois qui finiront le dernier juin, attendu qu'il est congédié. ...,,...... ..... 4565
28 septembre : auxd. fontainiers et Le Moyxe cy dessus nommez, pour leurs gages du quartiers d’avril.. 45a5K
6 avril: à Craune Denis fils, pour les six derniers mois de lad. année 1686 de la gratification de 46of que S. M. luy a accordé d’extraordinaire par chascun MD ie dd ner A ue NS Ron
Somme de ce chapitre. ........ 23750
GAGES DES MEUNIERS
2 mars-5 octobre : à Juziex Levé, ayant l’entretenement du moulin neuf de Satory, savoir : 6oof pour ses gages à cause dud. entretenement pendant les trois derniers mois 1686, et les six premiers 1687, et 75# pour l’entretenement des graisses et chevilles dud. moulin pendant led. temps (3 p.).................. 675
a mars-5 octobre : à Axroine Maçnor, ayant celuy du moulin de Satory, pareille somme pour l’entretenement des trois derniers mois 1686 et des six premiers 1687 (BD oemestee DR ER té cie SU En DT
Somme de ce chapitre.......... 1350:
GAGES DES OFFICIERS ET MATELOTS DU CANAL DE VERSAILLES
5 janvier-21 décembre : au s° Manrix, capitaine, pour son remboursement des mariniers de rame qui ont ramé sur la galère du canal, depuis le mois de décembre 1686 jusqu’au mois de novembre 1687 (12 p.). 5499!
5 janvier-12 octobre : à luy, pour son remboursement des quarante soldats qui ont ramé sur les gallères et chaloupes, depuis le mois de décembre 1686 jusqu’au mois de may 1687 (6 p.).............. 1516# 10°
6 juillet-12 octobre : à luy, pour les soldats des galiottes qui ont ramé sur la galère et les autres barques du canal de juin à septembre (4 p.)......... 2850 12°
31 mars : aud. s° Marrin, capitaine, pour ses gages 6oott
À Crisropuze Le Roux, maistre, idem, à raison de
du dernier quartier 1686, à 2400 par an.....
12608 pe. Ait res, le ie AN bI À Marmieu Sueur, comitte de la galère, à 1200 par AUS A due SE AN TS ARS ia 300
A Jean Bourpow, sous-comitte, à 84o...... 9210h À Jaoue Le Coure, charpentier, idem........ 2104 A Nicocas Mancrer, autre, idem. .......... 210 A Jran Caupon, autre, idem.............. 9210 À Josepa Cuesne, autre, idem............. 9210 À Jaques Fosse, calfateur, idem............ 210 À Jaoques Douvizze, autre, idem........... 9210N À Jeax Mercerow, garde magasin, idem...... 210ft A CLaune Germain, malelot, à raison de 54oï par La die LEO DRE
Asso. serres
À Jean Quenner, idem. ............4. vo TO EN A NOËL Cours MM ie duauuviaenabae 180
À ‘AxDRé MOREL. 4deme . 3. + ee 00 sine a mice ee ADO A Prerre CoRDIÉ, idem. ....
ATEAN BRESMARE, 108, 2. 6 eo eee sale 139 A'Nrcozis GRANSYAL; dem... 2... 1.0.0... 135h À Louis Divosr, idem. PAS. Tam
AÉDourS: CADVINS AMEL 5 Le eee MO ON AcJRan LME demi. uen. rit 0e. Ie VAR À Joseeu TRevan, idem.................. 130N Aer Mañtark: atom. (ue DOI EL ut tan À Jean-Baprisre Rossienoz, idem .......... 1351 À Barruecemy Cuoisy, idem.............., 1358 À Prrnne Sauicon, idem... ...:........... 4908 À Jaques LamBænr, idem.................. 1308 À Simon BrunNoN, idem.................,. 135 À Micuez La Vienne, idem.............., 135 31 mars :
gages du dernier quartier 1687, à raison de 360 par ARE sui ed ao à Ne MR 0: 008 A François Vinorri, autre, à raison de 270 par ne dan a Rs Lu Rate STE OTAON À Guicrauue Reenié, idem ............. 6710° A Honorar Viporri, idem....,......... 67 10° 67 10° 67 10° À Jean (Canent, tem, use ee se < 07M20" 674 10° 8 juin : aux officiers et matelots cy-dessus denommez qui ont servi sur le canal pendant le premier quartier 1687, y compris le deuxième quartier pour les nommez 6118 10° 7 septembre : à eux, pour leurs gages du quartier
à Pierre Cnarizcon, matelot, pour ses
AATEAN, VIDOTEL, AA6NU : eme anses se eee À Jean-BapristEe Juste, idem. ....,.....
À INrcoras SAVARY, 1dem.. 5.0 1 0.
Dasor et Lamperr, matelots congédiés. . : . . d'avril, y compris 90 10° pour deux mois de gages de
56674 10° 21 décembre : à eux peur leurs gages du troisième
Louis Mourox, nouveau matelot. ........
quartier 1687. :sseesssesvesesueee 5719 10° 30 mars : à Jaques Loricn, gondolier vénilien, pour ses gages des trois derniers mois 1686, à raison de 1200H par an..................s.c.... 300 À Jean Massacari, autre, pour led. temps, à 1200 PAF AM. ses ss oeosesees ee 300!
A Pacman Pazmarin, idem.............. 300 A Josepu Sora, autre, à raison de 190! par mois. ee AS US EE Pi A DO À Pierre Massacari, idem................ 36oû À Barruecemy PancaLonio, autre, à raison de 75# par D à ne ed te NOR MIT Ne e tee UT À Jean-Baprisre Sora, idem. ............. 295N À Manc Tanasana, fem, .,.,.3,.0.%0.4 1985
À Anpré Veraï, idem... ....:..4..
À Vincent Doria, idem. ..... A SM à . 225 A Nrcozas Viporri, idem. ...... RARE ,,.. 225 A Benoist BoreLLi, idem. ............. ... 29254 À Marmieu SEDEA, idem. ....... SRE RAM) 295 A Nicozas Manenri, idem... .... UMR LS 225
25 may : aux gondoliers vénitiens cy dessus denommez, pour leurs gages des trois premiers mois de la présente année......... ME RFA SAND ces. 36408
17 aoust : à AnDné Vezaï, gondolier vénitien qui a esté congédié, pour ses gages depuis le 1°* avril jusqu'au 10 aoust, à raison de 75H par mois ......... . 325
7 septembre : auxd. gondoliers, à l'exception d’Axpré VeLaï, cy dessus payé, pour leur gages du quartier d'avril. LÉ RNS AT Nas eeoub A RON
ENTRETENEMENS DES COUVERTURES
DES MAISONS ROYALLES
19 janvier-27 octobre : à Esrienxe Yvon, couvreur, ayant l’entretenement des couvertures des Maisons Royalles de Paris, la pépinière du Roule, Madrid, la Meutte et la Savonnerie, pour ses gages à cause dud. entretenement pendant les trois derniers quartiers 1686 et les deux premiers 1687, à raison de 3520f par an (pue: RE AS de Ne Ve MN 528ott
19 janvier-21 décembre : à luy, pour ses gages de lentretenement des couvertures des Maisons Royales pendant le même temps, à raison de Goooï par an (ENS 0 TN PRE RENE 7500
a febvrier-29 juin : aux nommez Camay et veuve Cuawsois, ayant celuy des couvertures du chasteau de Compiègne, pour led. entretenement de l’année dernière 1686 (3 p)...-.-.-re.ssnsesnsserse. hoott
13 avril-22 juin : au nommé Marmin, ayant celuy des couvertures du chasteau de Vincennes, pour ses gages des six derniers mois 1686 (2 p.)........ Me een HD ON
Somme de ce chapitre ........
MAISONS ROYALLES DE PARIS
MAGONNERIE.
26 janvier-21 décembre : à Maurice Gasriez, entrepreneur, à compte de ses ouvrages de maçonnerie pour l'église des Capucines et bastimens de la place Royalle, de l’hostel de Vendosme (27 p.)..... 264075À 10° 6°
19 janvier-14 septembre : à Craupe Tricor, maçon, parfait payement des ouvrages de maçonnerie à la petite
ANNÉE 1687. — MAISONS ROYALES DE PARIS
miettes ét mpimntem amesrenss
escurie du Roy, au Louvre, à l'appartement de M. le Premier, au Louvre, et à la Samaritaine en 1686 CRD a desc due des PA Ia ES 35484 »° 9°
28 septembre-12 octobre : à luy, parfait payement de ses ouvrages de maçonnerie aux maisons occupées par M°° pe La VazuièRe, MM. n’ArmaGnac et DE LIONNE, aux grandes escuries du Roy et aux corps de garde françois et suisse des Tuileries, en 1687 (2 p.)..-. 5854 13° 3°
21 octobre : à luy, pour ses ouvrages à l'orangerie e aux portes du jardin des Thuilleries. . ... 5h44 2° 10°
À luy, pour ouvrages aux atteliers des nommez Mazaère et GRENIER, sculpteurs... .......... 170 9° 2°
19 octobre : à luy, sur la maçonnerie à l’appartement du s° Deswors, aux grandes escuries du Roy, en 1686. PAU ARBRES PRIS DONS ES eh er ses SAR 55H 11° 3°
occupée par M. le Premier, à la petite escurie du Roy et à l’escurie de Monseigneur, rue Saint-Honnoré. . 800
22 juin : au nommé Forza, maçon, pour ses ouvrages de maçonnerie à la maison appartenante à S.M., occupée par M. le Premier.............. 380tt 6° 4°
6 juillet : à Micuer Barano et Jean Maruieu, maçons, pour les réparations de maçonnerie qu'ils ont faites à deux maisons appartenantes à S. M., rue Saint-Vincent et au magasin des marbres, rue Saint-Nicaise, à Paris. A A ed bed ii meer 2274 10° 9°
Aud. Marmeu, sur les ouvrages qu’il a faits en une maison appartenant au Roy, rue Fremanteau. 210 4° gt
16 mars-28 septembre : à Jaques Pinarp, maçon, sur ses ouvrages de maçonnerie à l’hostel des Ambassadeurs extraordinaires, à la Bibliothèque du Roy, au Jardin Royal et en divers endroits des Maisons Royalles (3 p.)-.... RULES RCE PAS RASE Mat A0 00)
14-28 septembre : à luy, sur ses ouvrages à l'hostel de Gramond el à une maison rue Fremanteau (2 p.).. 877" 19° 7°
16 mars : à Nicozas Maicrer, maçon, sur les réparations par luy faites au Palais Brion et au Louvre. hoof
16 mars-19 octobre : à luy, parfait payement de 20134 17° 8%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par luy faits aux appartemens des s® Leresvre et Hanvoun dans la cour du Louvre (2 p.). 15134 17° 8°
27 avril-8 juin : à luy et Guezarn, parfait payement de 11831 1° 6°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par eux faits à la nouvelle orangerie du Roule, suivant le toisé (a p.)............. 34 96848 4% 5°
20 juillet : aud. Maïcrer, pour ses ouvrages aux galleries du Louvre dans la partie occupée par le s° Turer. 4554 16° 4°
se ss ss.
6 avril-23 novembre : à François CantoN, maçon, sur ses ouvrages de maçonnerie à la porte du boïs de Boulogne du costé de Pacy, et aux murs et logemens des HOTUBES QUE DO CRI LE ARE Le . aha3t 6°
30 juillet : à CLaupe Tasoureux, maçon, en l’acquit de M. le baron pe Beauvais, sur ses ouvrages de maçonnerie, charpenterie et couverture par luy faits à la Meutte du bois de Boulogne. ....... A RL
6 juillet : à Guicauwe Boucuer, plastrier, pour 20 muids et demi 15 sacs de plastre qu'il a fourni pour le modèle de la statue equestre du Roy à l’hostel de Ven- ADSRIE PTE CAR UT LC ROME
2h aoust : à Duez, ouvrier en ciment, pour l'ouvrage qu'il a fait au bassin rond de l’orangerie des Tuille- NC MENNECE AE CR CR CET ENS i35:34 aoû a° 8
Somme de ce chapitre..... 28945att 13°
CHARPENTERIE
27 avril-8 juin : à Prenre Raour, dit ra Porrs, charpentier, parfait payement de 3823h 1°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits à la nou-
velle orangerie du Roulle (a p.).......... 13234 1°
1h décembre : à luy, sunses ouvrages au hangart et à |
la vieille orangerie de la pépinière du Roule pendant la 7684 8°
6 avril-13 juillet : à Louis Cox, dit Maxi, charpentier, parfait payement des ouvrages et réparations de charpenterie à la Samaritaine du Pont Neuf, à Paris Qi Che RO RE A à RNA MINI ESSOR D
12 janvier-21 décembre : à Cnanreau, charpentier, à compte des ouvrages de charpenterie qu’il a entrepris de faire et des bois de provision pour le couvent des Capucines, à Paris (46 p.)......... 137367 1° 10°
27 avril : à Josepa Viror et Nicoras nu Magny, charpentiers, sur leurs ouvrages de charpenterie à la maison occupée par M. le Premier, en 1686...... 2234 8° A
19 octobre : à eux, parfait payement de 1906# 15° 21, à quoy montent les ouvrages de charpenterie par eux faits aux bouchemens des arcades des petites escuries du Roy, sous la grande gallerie, et aux appartemens des s® Lerèvre et Harpouin, dans la cour du Louvre, O0 7 Pi MAS RAR 1306 15° 9° 22 juin :
présente année........ A D DE NE
à pu Maëny, sur ses ouvrages de charpenterie à la Samarilaine en 1686........... 38h 5° at
3 aoust : à Viror, pour les ouvrages de charpenterie qu'il a faits au Louvre et lieux en dépendans, en 1685 étre ANUS US DS E"
20 juillet : à François Carzzer et Jean Baupouix, charpentiers, sur leurs ouvrages de charpenterie aux
galleries du Louvre et à la maison occupée par le s° Tu- RET, de suss sos sors sssessssseeses.s. 1914 0° 2h aoust : aud. François Caïzcer, parfait payement de 359 12° 8°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie par luy faits en divers endroits du chasteau de Vin- PHONE 1e Ji AV15gt 19881 3 aoust : à Gaurueror, charon, pour quatre grosses . roues neuves et autres réparations par luy faites aux grands Pise S, ML AL as, Poil A 5 fete Bat 28 septembre : à Jean Rocue, scieur de long, pour la façon de 4ho toises 2 pieds courant de traits pour débiter des boïs pour estre employez aux réparations du chasteau de Vincennes pendant la présente année. 139# »°
se. ss.
12 octobre : à Taowas Le Cowre et Hucuxs Cuaussér, scieurs de long, pour 180 toises courantes de planches provenant des pins morts de la cour du chasteau de Madrid qu’ils ont sciées et débitées et autres ouvrages. 564
26 octobre : à Diner Gascon, marchand de bois, parfait payement de 27884 17° 10° pour dix poutres qu’il a fournies de la forest d’Esclaron pour les appartemens du Roy et de la Reyne à Vincennes, pendant 1686 et la présonle Année nn ii eue, 24434 17° 10°
Somme de ce chapitre... ... 144930 6°
COUVERTURE
13 avril-7 décembre : à Esrienxe Yvon, couvreur, à compte de la tuile dont il fait provision pour couvrir le nouveau couvent des Capucines, à Paris, et de ses ouvrages aud. couvent (17 p.).......... 30883 1° 10%
27 avril : à luy, parfait payement de 1698# 8° 6%, à quoy montent ses ouvrages de couverture à la nouvelle 698 8° 6°
À luy, pour ses ouvrages de couverture aux atteliers des s"° Mazière et Grenier, sculpteurs, attenant les galleries du Louvre ........ piece 5671 1° 8°
orangerie du Roule......,:...., LES EDTe
29 juin : à luy,sur ses ouvrages de couverture à la Samaritame en 1086 44,404. 2uutu 4 + MOD ON
22 juin : à luy, sur ses réparations de couverture au Polais-Royal:en 1686.,..4.,,4.4.450,0 163 10° 1°
14 décembre : à luy, sur la couverture neuve qu'il a fait'aud. Heu en 1687... ., 4.441000, 6vat156t
10 aoust : à luy, sur la couverture à l’augmentation de l’ancienne église des Invalides. ..........: 9198 19°
28 septembre- 30 novembre : à luy, sur ses ouvrages de couverture faite à neuf, outre ses entretiens au Louvre et dépendances, et autres maisons de Paris appartenants atMUy (pe). FÉEUX Di Tube me À 18194 9° 10° 19 octobre : à luy, sur ses ouvrages de couverture aux
ANNÉE 1687. — MAISONS ROYALES DE PARIS
appartemens des s° LereBvre et Harvouix dans la cour du Louyné Un 2 EE af ott af sf
Sorame de ce chapitre.... 364134 9° 11°
9 mars : aux nommez Dionis, Rewy et Veyprau, menuisiers, à compte des ouvrages qu'ils font pour le couvent des Capucines, à Paris ................ 78ot
17 aoust-7 décembre : à Pierre Dionis, sur la menuiserie dud. couvent des Capucines (8 p.).... 7300tt
3 aoust- 26 octobre : à Vexpeau, sur ses ouvrages de menuiserie aud. couvent des Capucines (2 p.).. 1300oît
19 janvier-27 avril : au nommé Prenre Guen, parfait payement des doubles croisées de dehors qu'il a fait à la nouvelle orangerie du Roule (a p.)...... 53att 5°
22 juin : à luy, parfait payement de 989 14° 10° pour ses ouvrages de menuiserie à la Samaritaine en DOUTER EL RE ae des eat RO DAT 10
A luy, sur ses ouvrages au Palais-Royal en 1686.... ODA NN TS PNR A de ne ca die te FAUNE ON ON
292 juin-16 décembre : à luy, sur ses ouvrages et réparations de menuiserie en diverses Maisons Royales Ce po A LR PR NT MS RENE oO
22 juin : à luy, sur Îes ouvrages qu’il fait au nouveau balancier de Suède et corps de garde françois des Tuil- TEA ANR RAS A a RE ER a
28 septembre : à luy, sur ses ouvrages à l'appartement du s'° »’Esnaucr à la grande escurie du Roy... 2031 8°
12 octobre : à luy, sur ses ouvrages aux atteliers des nommez Mazière et Grenier en 1686...... 59b 10°
16 novembre : à luy, sur ses ouvrages à la pepinière du Roule, au chasteau de Madrid et aux portes du bois de: Boulogneton 1687... :.:..4....:4.. e16# 4°
10 aoust : à Unrgain Payann, menuisier, pour la menuiserie par luy faite et le bois fourni à .la grande cage du modèle de Ja statüe équestre du Roy de l’hostel de Vendosme. "2e OM AT eau ee 2e
19 octobre : à luy, pour deux grands métiers par luy faits pour monter et faire les grands tapis que l’on fait à la Savonnerie pour le roy de Siam....,... 770# 10°
ah aoust : à luy, pour avoir fait deux grandes planches chantournées de la hauteur et profil de la figure de Flore et de Hercule de Farnaize, pour Versailles. . .... 30ott
22 juin : à Auy, menuisier, pour menues réparalions de menuiserie au dedans des logemens de la Samaritaine ed Ab, Line db ts de eaalhof 61
30 novembre : à Nicocas LereBvRe, pour ses ouvrages de menuiserie à la maison de la pépinière du Roule... Dole eco PAR M AR AT -s ot”
3 aoust : à Jusrine, menuisier, pour ses ouvrages de menuiserie aux petites escuries, sous Îles galleries du Louvre et aux escuries de Monseigneur, rue Saint-Honvonden2 086. NE 2 Sahof
2h aoust : à luy, pour réparations de menuiserie qu'il a fait à la petite escurie du Roy et à celle de Monsci- BRBUE à sue ne on ne à à où à aa où 9 à 08e le ot ATOS MR AP
22 juin : à Vixcenr Le Roy, menuisier, pour la menuiserie des deux grandes consolles et du rétablissement de plusieurs petites par luy fait au cadran et bassin de la Samaritaine en.1686 .........:......... 1668
28 septembre : à luy, pour plusieurs menües réparations en divers endroits des Maisons Royalles en 1686 Gb TOME ea end de Eau ds O0
Somme de ce chapitre... .. 14638 o° A4
SERRURERIE
6 avril-22 juin : à Roserr Bovrer, serrurier, parfait payement des ouvrages de serrurerie par luy faits à la Samaritaine en 1686 (2 p.)......... 5gitt 8° 10%
27 avril : à luy, parfait payement de 8581 11° 6, à quoy montent les ouvrages de serrurerie par luy faits à la nouvelle orangerie du Roule........... 558t 11° 64
22 juin : à luy, pour ses ouvrages de serrurerie en diverses Maisons Royalles en 1685.... hgit 10° 10°
19 octobre : à luy, pour ouvrages aux appartemens des s'° Harpoun et Lerèvre au Louvre... 6984 1° 6*
7 décembre : à luy, sur ses ouvrages et réparations à la closture du cheval de bronze du Pont Neuf... 5oott
2 novembre-7 décembre : à Conneizze, serrurier, pour 3000 fiches à la clef à doubles nœuds, de trois pouces de hault, qu’il a livrées pour les croisées du nouveau couvent des Capucines, à l’hostel de Vendosme (2 p.). 300
2 novembre-7 décembre : aux nommez Leerou et Lançuenoc, serruriers ferreurs, pour avoir ferré et employé 1500 fiches à doubles nœuds aux croisées du nouveau couvent des Capucines (2 p.)........... 150
30 novembre : à Awrone Henry, serrurier, sur les ouvrages de serrurerie qu'il a fait à la maison de la pépinière du Roule en 1687...........,.. 79 16° 9°
16 mars-10 aoust : à François Lucas, serrurier, à compte des gros fers qu’il fournit au couvent des Capucines de l’hostel Vendosme (5 p.)......... 8391t 7°
6 avril : à luy, pour une grande visse qu'il a fait au nouveau balancier de Suède et avoir rechargé et resseudé les, branches... duo a 06t
27 avril : à luy, pour, avec 4774 qui luy seront dé-
duits pour 534 livres pesant d’acier qu’il a reçeus des magasins, faire le parfait payement de 1668# pour les
poinçons, carrés, vis, calles, virolles el autres réparations qu’il a fait au balancier depuis le 1° janvier 1686 11911 13 juillet-9 novembre : à luy, sur les fers façonnez qu'il a fourni (4 p.)..... RAD 10334 15° 10° 14 septembre-9 novembre : à luy, sur les fers dont il fait provision (3 p.) 3000 28 septembre : à luy, pour plusieurs menües réparations aux portes de l’hostel de Vendosme et des fers qu’il a fournis au modèle de la statue équestre... 534 11° 9° 12 janvier-28 septembre : à Raçuin, serrurier, sur
jusqu’au 31 janvier dernier... ..... “
ee
ses ouvrages de serrurerie à la tour de bois de l’'Observatoire et à plusieurs instrumens servans aux observations astronomiques (2 p.)
10 aoust-16 novembre : à GrANDERIE, marchand de
HbN LMD Re 199 15° fer, pour 808 livres pesant de cloud de charrette et de batteau qu’il a fourni pour le nouveau couvent des Capu- 1591 10°
cines (3 p.).::....:.... :
Somme de ce chapitre... ....
VITRERIE
12 janvier: à Jansow, vitrier, pour les réparations de vitrerie qu’il a fait en plusieurs endroïts des Maisons
Royalles de Paris en 1685...... RAR AN" LEE 29 juin : à luy, pour ses ouvrages à la Samaritaine en 1680529120 Res DATE ONE 974 19° 2° À luy, pour ses ouvrages au Palais-Royal en 1686... DEN TRE EN TS RU DA. | Le NC
20 juillet : à luy, pour ses ouvrages aux galleries du Louvre, à la maison occupée par le s° Turer. 4ot 3° 101 À luy, pour ses ouvrages dans une maison appartenant au Roy, rue Saint-Honnoré, occupée en 1686 par Île . 254 8° 6° 12 octobre : à luy, pour ses réparations à lapparte- 134 19° A luy, pour ses réparations à l'Observatoire en 1686. 1174 4° 6° A luy, pour ses réparations en deux maisons, rue Saint-Vincent en 1686: ..4:4%4,%..:0. 624 16° 9° 19 octobre : à luy, pour ses réparations aux apparte-
s' Beauseu, notaire
ment de la Reyne mère au Louvre
CCC CCC
mens dess'° Harmouix et Lerèvre dans la cour du Louvre en 1686. 137 4° 2° 27 avril : à Jean GomBauLr, vitrier, pour ses ouvrages de vitrerie à la nouvelle orangerie du Roulle.. 198 5° 28 septembre : à luy, sur ses réparations de vitrerie 5oof
à Cnances-François Jacquer, vitrier, pour
au chasteau des Tuiïlleries. . . .. L
16 mars :
ouvrages de vitrerie faits, en 1686, à la Bibliothèque du d
<a7 avril : à luy, pour ses réparations de vitrerie au Palais Brion, à la pépinière du Roule et au garde- Meuble du Roy... 264 8° 7°
«26 octobre : à Pnaicipes Bear, vitrier, pour ouvraages et réparations de vitrerie à l’hostel des Ambassa- 5ott 5° 1778 1° 11°
devurs extraordinaires en 1687
Somme de ce chapitre... ..
28 seplembre-9 novembre : à Jaques Lucas, plombieer, à compte des plombs qu’il a fournis au nouveau couuvent des Capucines de l’hostel de Vendosme (3 p.). TE 3400
13 avril : à Bazcor, plombier, payement d’une conduiite qui prend la décharge de l’eau de fontaine du couvernt des Capucines pour les ouvriers de l’attelier de la
plaace de l’hostel de Vendosme. ....... RaieEu 46 Somme de ce chapitre... ... .... 8446 PAYÉ.
12 janvier-3 aoust : à Simon Aniez, paveur, pour les ouivrages de pavé qu'il a levé et reposé à la conduite des eavux de la Samaritaine aux Tuilleries en 1686 (3 p.): 22 4h a° 6° à luy, sur ses ouvrages et répparations ce pavé en divers endroits des Maisons
ss 0
6 avril-16 novembre :
Rooyalles de Paris et maisons appartenantes au Roy, ent 1686 et 1687 (2 p.) 5434 1° 6° 3 aoust : à luy, sur ses ouvrages à l’hostel des Amhot 16° 5° À luy, pour ses ouvrages au logement de M. le comte DE LIoNNE aux grandes escuries du Roy....
basssadeurs extraordinaires...
La 17° 9 28 septembre : à luy, pour ses ouvrages sur le pont dui chasteau de Madrid........ ET) ci
Somme de ce chapitre... ... 919 10° 8°
PEINTURE
22 juin : à Boucner, peintre, sur ses ouvrages de groosse peinture à huisle à la Samaritaine en 1686. 81
2 febvrier : à François Berrauzr, peintre, pour ses ouvrages de peinture à l'huile couleur de bronze de 1837 bancs des Tuilleries et 37 au Jardin Royal, à rai-
27 avril : à luy, pour la grosse peinture de la nouvelle oreangerie du Roulle et de l’hostel d’Armagnac.. 1864 7
12 octobre : à luy, pour ouvrages de grosse peinture aux maisons occupées par MM. »’ArmaGnac, DE Lions, Dresnors et M"° pe La Vauière, en 1686.., 188h 5°
À luy, pour ouvrages de grosse peinture à la maison
som de 15° pour chaque banc...............
nhadaièsde bd deb he. Le CS D
ANNÉE 1687. — VINCENNES
occupée par M. le Premier et M. le marquis ne Benn- CHEN de ORNE ANT 184it 10° 11°
5 octobre : à Baprisre, peintre, à compte des tableaux de fruits et de fleurs qu’il racomode pour faire en tapisse- PhD Eu Lie DR UE ON Pot an er 150
26 octobre : à luy, sur ses ouvrages à huit tableaux des animaux et plantes des Indes pour faire en tapisse- OR ADN CS Ne EPS RE ER SAS ER TER EE RTE 100
16 mars-14 décembre : à Coispez père, peintre, à compte des rabesques qu’il peint d’après Rapaaër (3 p.). EU Ra AS OR MEL ARR FU Les at a 0 ON
26 octobre : à Fonrenay, peintre, à compte des ouvrages qu’il fait à huit tableaux des animaux et plantes des Indes que l’on racomode pour faire en tapisserie. 100
24 aoust-30 novembre : à Houasse et pe BonnemèRE, peintres, à compte de huit tableaux d’animaux des Indes qu’ils racomodent pour faire en tapisserie (3 p.). 8oott
12 octobre : à Le Moyxe, Parisien, peintre, pour ses ouvrages de peinture en bois veiné et compartiment faits au petit cabinet dans la gallerie attenant la chapelle du Pal eo Re RATE ue Re 8ott
22 juin : à Jouserr, peintre, pour avoir peint dix-huit feuilles in-folio en mignature et sur vélin de plantes el d'animaux servant à la suite des livres du cabinet deS. M. et de l'Histoire des plantes et animaux. ....... L5ott
22 juin : à Roussez, peintre, pour avoir peint en bronze les deux consolles et le cadran au-dessous de la lanterne du carillon de la Samaritaine. ......... Bot
2h aoust : à VErnansaz, peintre, pour avoir peint à détrempe de blanc et noir les figures de Flore et d'Hercules de Farnaise sur des planches chantournées. .. 554
Somme de ce chapitre... .. 63934 2° 11°
ÉGLISE DES INVALIDES
MAÇONNERIE
2h mars-21 décembre : à Prenre Le Muisrre, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il a entrepris de faire pour le bastiment de l’église des Invalies Ca a po ANUS ANT Le pr 158679 3 aoust : à luy, pour son payement de la dépense faite pour les appuis des vitraux de lad. église. 11564 11° 62
Somme de ce chapitre... 1598354 11° 6°
VITRAUX
2 febvrier- 24 aoust : à Rocer, serrurier, parfait payement de 24244 5* 4%, à quoy montent les ouvrages de serrurerie par luy faits aux six grands vitraux et deux
petits de l’accroissement de l’ancienne église et aux sacrislies de l’église neuve, gros fers façonnez et fournis au
bastiment de lad. église (2 p.)......... 16244 5° 4° 6 juillet : à luy, sur ses ouvrages au bastiment de lad. HaMRUee On Net, SR berbua . 1484 6° 9°
Somme de ce chapitre..... 17794 19° 1°
11 janvier 1688 : au s° Le Bescue, pour employer en 1688 à compte de la dépense de l’église des Invalides. . MERE LAN CAS PAR QE FORCER AN A 2e 29499
CHARPENTERIE
3 febvrier-16 avril : à Cnanreau, à compte de ses ouvrages de charpenterie à lad. église des Invalides
CE DA RS a en sea 1190
2 mars : à Nicocas Tarpieu, marchand, pour le cuivre qu’il a fourni pour graver les desseins de lad. église. .
RS EE À En UN A EE RAP ER UE OP nue à 13 avril : à Le Paurre, graveur, pour avoir gravé 14 plans, profils et élévations de lad. église... 1150
27 avril : à Dupuis, marchand papetier, pour le papier qu’il a fourni pour l'impression des desseins des plans, profils et élévations de lad. église... .. 463 6°
À La Rose, imprimeur en taïlle-douce, pour l'impression qu’il a fait de 216 exemplaires de chacune des vingtsept planches représentans lesd. plans, profils et élévatons:de ad, église nuls eee 130
15 juin : à Nouparr, peintre, pour la grosse peinture noire à l'huile qu’il a fait aux nouveaux vitraux de l’accroissement du chœur des Invalides. ........ 34 10°
À Jean Connu, pour avoir recouvert avec de la paille les deux dosmes et lanternes au-dessus des sacristies de la nouvelle église des Invalides .............. 270t
6 juillet : à Le CLerc, vitrier et peintre sur verre, pour avoir fait et peint 8 ronds 1/2 de vitraux de laccroissement du chœur et aux sacristies de lad. église. .
sn
VINCENNES
MAÇONNERIE
26 janvier : à Jean Benoisr, maçon, parfait payement de 6968 5° 3%, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie qu’il a faits au chasteau en 1686... 2964 5° 3°
dns ne
IMPRIMERIE NATIONALE
27 avril-23 novembre : à luy, sur les ouvrages de maçonnerie qu’il fait aud. chasteau (4 p.)..... l20o 22 juin-16 octobre : à luy, parfait payement de ses ouvrages de maçonnerie au logement du jardinier (3 p.). A dE ENS PM A PP EN RTE OCR tx
Somme de ce chapitre..... 6025f 6°: 1%
LABOURS
26 janvier : à Jaques Lerevre, laboureur, pour avoir labouré et semé de glan 7 arpens 2 perches 3 toises 3/4 dans l'enceinte de la futaye abatue au parc de Vincennes ÉD AO BON MONS AU DR die du etre 14H 8° 7°
CHARPENTERIE
27 avril-30 juillet: à Bmic:rD et Poisson, eh?rpentiers, à compte des ouvrages de charsenterie qu'is ‘ont aud. chasteau de Vincennes (2 p.).......... 1500
COUVERTURE
6 avril : à Noëz Marvin, couvreur, pour onvrages ci
réparations extraordinaires de couverture Ga? lait au ‘chasteau de Vincennes et ses dépendances ; ed: l'année dernière 1686....... DOI NT dee a te 3 aoust : à luy, à compte des ouvrages qu'il fait aud. chasteau et dépendances ............... se OO 7 septembre-9 octobre : à luy, sur ses ouvrages au chasteau de Limours (2 p.)..... AA UE Re 1000 23 novembre : à luy, sur ses ouvrages à la basse conne ie D en DA Ne Ce te JOUE
Somme de ce chapitre... 4121 19° 11°
MENUISERIE
16 febvrier-14 décembre : à Simon Gicror, menuisier, pour les journées qu'il a employées avec ses compagnons aux menües réparations de la menuiserie des appartemens du chasteau de Vincennes, depuis le 25 octobre 1686 jusques et compris le 29 novembre dernier (DD Re RAT anne Leu RUN .. 358
10 aoust : aux nommez Loseze et FRaïssens, pour les réparations de menuiserie par eux faites à l’appartement de la Reyne mère au chasteau de Vincennes en IDD SU LU Lis or nee ete
Somme de ce chapitre... ...
ho 10°
SERRURERIE
29 juin-30 novembre : à Nicoras Le Roy, serrurier, pour ouvrages et réparations de serrurerie par luy faits au chasteau de Vincennes en 1686 et 1687 (3 p.).... Me UT RE DEN AE de CR UE à
VITRERIE
26 octobre : à Gnarzes-François JaQuEr, vitrier, pour ouvrages et réparations de vitrerie au chasteau de Vincennes et dépendances en 1686 ........ 5564 7° 10°
PEINTURE
30 novembre : à Berraaucr, peintre, pour ses ouvrages de grosse peinture au chasteau de Vincennes en 108 448 00 20 de AA rudes EU At hot
SCULPTURE
6 avril : au s° Sizvesrre Bosc, pour la somme qu'il a payée au nommé Cozziexon, sculpteur, pour les ouvrages faits à divers esquices et modèles pour le trône du Roy, y compris 150% pour frais par luy faits pour porter lesd. rnodèles à Versaïlles . ...... dites acide us . 1haott
3 mars : à Anroie Anpré, sculpteur, parfait payement de la somme de 2520 pour la figure d’un des Roys esclaves d'après l’antique, qu’il a faite en marbre et posée dans le petit parc de Versailles, et 5oof par gratification, en considération de ce qu’il a perdu un œil par un éclat de marbre en travaillant à lad. figure . . ... 820t
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte de deux chapiteaux pilastre qu’il fait pour Trianon (2 p.). 25of
27 avril- 23 novembre : à Anais, sculpteur, à compte d’un grand vaze qu’il fait en marbre (3 p.)..... 600
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte de cinq chapiteaux pilastre qu’il fait pour Trianon (2 p.). 650f
27 avril-23 novembre : à Barnoy, sculpteur, à compte d’un grand vaze qu’il fait en marbre (3 p.).. HAS LU Re DRASS RS Re SRE See rien Goof
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte de deux chapiteaux pilastre pour Trianon (9 Dire, 200h
7 septembre-19 octobre : à Besson, sculpteur, à compte de deux chapiteaux pilastre pour Trianon (2 pe... nina dit met tel eines 250h
7 décembre : à luy, pour avoir moulé une partie d’un chapiteau d’angle rentrant, et avoir jetté seize modèles dans led. moule, qu'il a livrez aux sculpteurs qui font les chapiteaux en marbre pour Trianon ......... kg 6°
a mars : à Jean-Baprisre Tuy, sculpteur, à compte de sept bas-reliefs qu'il fait en marbre pour la Colonnade de Versailles... ...................: 1 hoott
6 juillet : à luy, parfait payement de la somme de 2800 pour les modèles de terre de deux grandes fi-
Émis “umbRS,
gures par luy faites, l’une d’un Fleuve et autre d’une Rivière du Rhosne et de la Saône avec leurs attributs, et dont il a réparé les cires pour les jetter en bronze à FASO en die x aus . 1200
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte d’un chapiteau colonne isolée et quatre chapiteaux pilastre pour Tiianob (op aso es ie PRIAT ARE ..... 8oott
27 avril-23 novembre : à Burrerre, sculpteur, à compte d’un vase en marbre pour Trianon (2 p.). 4oott
19 octobre : à luy, à compte de deux chapiteaux, l’un pour une colonne et l’autre pour un pilastre en marbre A de T0 OR NT RUE TR ses 900
25 may : à luy et à L’Espincora, sculpteurs, à compte d’un groupe de trois enfans qu’ils font de terre pour estre
jeitez en cire el en bronge. .. .., 4. ui 200 19 octobre-14 décembre : à eux, pour les bords du bassin du parterre de Versailles (2 p.)......... 200
29 juin-138 juillet : à Bourer, sculpteur, parfait payement de Aoof pour un pied de bassin de marbre qu'il a Hvré"& is Colonnade (a;p}. 5201) 250ott
7 Septembre-19 octobre : à luy, à compte de trois chapiteaux pilastre en marbre pour Trianon (2 p.)... 35ott
28 septembre : à Noëz Briquer, sculpteur en bois, à compte de la sculpture en bois qu’il fait pour la nouvelle église des Capucines de l’hostel de Vendosme. 100
19 octobre -1 4 décembre : à luy, à compte des ouvrages qui luy ont esté ordonnez pour Trianon (5 p.).. 105ott
11 may: à Bouruier, sculpteur, à compte des chapiteaux d'ordre ionique qu'il fait pour l’église de Sedan. . PÉMRE Ded Un 300
3 aousl : à luy et Durour, parfait payement de 8664 pour deux chapiteaux colonnes et quatre chapiteaux pilastre d'ordre ionique qu’ils ont fait pour lad. église. . Rue ect instru dec DO
7 septembre-19 octobre : aud. Bourzter, à compte de trois chapiteaux pilastre qu’il fait en marbre pour FAO (DO ae AU SR EE AR en 250
À Beraw, sculpteur, à compte de quatre chapiteaux pilastre qu’il fait en marbre pour Trianon (2 p-). 25ot
colorer el ele opel ele letter eee alel ele
2 novembre -14 décembre : à luy, sur les ouvrages de sculpture en bois qu'il fait pour les appartemens de Frianon (Sp): ve... LEE RE NÉARREUE VER 80ott
19 octobre : à Beausaeux, sculpteur, à compte des deux liers d’un chapiteau pilastre qu'il fait en marbre pouf Trianon. . 04.4, indie brie ele so
2 febvrier : à ANTOINE Corsevaux, sculpteur, pour deux chapiteaux d’ordre ionique qu’il a fait et livré pour l’antichambre du Roy à Versailles... ..... use A0
ANNÉE 1687. — SCULPTURES DE VERSAILLES, ETC
2 mars : à luy, à compte de sept bas-reliefs qu'il fait
en marbre pour la Colonnade ......,.... ... 14oot 11 may-3 aoust : à compte du groupe de Castor et Poeme Be iR eme te Liu 1100f
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte d’un chapiteau colonne isolée et quatre chapiteaux pilastre en marbre pour Trianon (2 p.).......... Hoabai 80ott
2 febvrier-14 décembre : à Czérion, sculpteur, à compte de deux Termes qu’il fait en marbre, représentans Jupiter et Junon (3 p.)................ 1200
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte de deux chapiteaux pilastre qu’il fait en marbre pour Trianon ER DNS ae Lee Le ele 200
13 juillet : à Carmen, sculpteur, pour, avec 60ot ordonnez au nommé Moxmsr, faire le parfait payement de 800! pour deux pieds de bassins en marbre commencez par Monxier et finis et livrez par led. Carzier à la Colonnade de Versailles... ... PATATE RE ER ETS 200
À luy, parfait payement de 8oof pour deux autres pieds de bassins qu’il a fait en marbre pour idem. 200
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte de quatre chapiteaux pilastre qu’il fait en marbre pour Trianon Gé Diderot EAN PACS 55ott
À Cousrou, sculpteur, à compte de quatre chapiteaux pilastre qu'il fait en marbre pour Trianon (2 p.). 5504
2 febvrier : à CAssEGRAIN, sculpteur et mouleur, pour divers moules et ouvrages de moulerie pour les ouvrages
Dee SR nt, dues 12514 6 octobre-g novembre : à luy, à compte des moules qu'il fait pour l'Androméde (3 p.)............ 800
9 janvier-16 mars : à Connu, sculpteur, à compte de la grande figure d’Hercule de Farnèze qu’il fait en marbre (a p.).,.,.., AUREN EI RSS R ARE Ie . goof
13 juillet : à luy, parfait payement de 4oot pour un pied de bassin qu’il a fait en marbre pour la Colonnade. RAR A A RER LEE EP RARE Er 1e 100
10 aoust : à luy, pour ouvrages de sculpture par luy faits aux angles et à la grande arcade qui sépare les deux églises des Invalidés . ..... AA RUES AMI ENRERE 5oott
7 seplembre-g novembre : à Puicipes Carriery et Juuez, sculpteurs, à compte de quatre chapiteaux pilastre qu’ils font en marbre pour Trianon (2 p.)...... .700!
26 janvier : aux nommez Cnarmeron et ViLaine, sculpteurs, et Penir, doreur, pour le parfait payement de
33881, à quoy montent quatorze bordures par eux sculpiées et dorées pour les petits tableaux de S. M.. 10o44#
2 novembre-14 décembre : aud. Cnarmeron, sur les ouvrages de sculpture en bois qu’il fait pour les appariemens de Trianon (3 p.)..:...,.,4...,.14: goof
27 avril-23 novembre : à Drouizz, sculpteur, à | grand qu'il fait de plastre et de la figure qu'il a entre-
compte d’un grand vase qu’il fait en marbre (3 p.)... LÉ ER ML RL DU Le IEEE RIen AE OODN 13 juillet : à luy, parfait payement de 800 pour deux pieds de bassin de marbre qu’il a faits pour la Colonnades A AAA 2 CLAIRE BASAReE ZE a 0N 7 septembre-19 octobre : à luy, à compte de quatre chapiteaux pilastre qu’il fait pour Trianon (2 p.). 550ott 11 may: à Durour, sculpteur, à compte des chapiteaux d'ordre ionique qu’il fait pour l’église de Sedan... 3oott 7 septembre -19 octobre : à luy, à compte des deux chapiteaux pilastre qu’il fait en marbre pour Trianon 6 PRE PAR: ARE CE RES APCE DE SERRE 180tt 29 juin: à Denreu, sculpteur, à compte du Terme, représentant une Bachante, qu'il a fait en marbre et posé à Versailles... ....:.:..54 dE RO L A Dee 300 7 septembre-19 octobre : à luy, à comple de cinq chapiteaux pilastre qu’il fait en marbre pour Trianon (ap). NP NAS SERA, LEE ren ..: 790 16 febvrier : à Devaux, sculpteur, mouleur et doreur en bronze, parfait payement de 760ott 19° 6%, à quoy montent quatre bordures de bronze doré qu'il a fait au pourtour de quatre tables d’albâtre Montahuto qu'il a livrées au magasin de Versailles, y compris 14aï 19° qui luy sont diminuez pour 248 livres de métail qui luy ont esté délivrez du magasin......... 2184 0° 6° 23 novembre -14 décembre : à Devise, sculpteur, à compte de ses ouvrages de sculpture en bois pour Trianon (a ph. shie die LEUR 350!
2-23 novembre : à Escox, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en bois qu'il fait pour les appartemens de Trianon (3 p.)...:............. 11008 13 juillet : à Louis François, sculpteur, parfait payement de 4ooï pour un pied de bassin qu'il a fait en marbre pour la Colonnade.................. 1001 7 septembre-19 octobre : à luy, à comple de deux chapiteaux pilastre qu'il fait en marbre pour Trianon (AB isusersvesnsni serre Teese a5ot 14 septembre-19 octobre : à Jeax François, sculpteur, à compte de deux chapiteaux pilastre qu'il fait pour Trianon (2 p.)................ hrs 250 20 juillet : à FRemERy, sculpteur, pour avoir fini la figure de marbre dela Vénus de Médecis en grand, commencée par feu Monnxer............. DA 300 16 mars : à FcawanD, sculpleur, à compte de la figure du Faune antique qu’il a coppiée en marbre et livrée à Versniles. sui ér. een iesmenes ee 80 ee 800 6 avril-30 juillet : à luy, à compte du modèle en
pris de faire en marbre de Ciparisse (2 p.)....: 6oott 6 juillet-26 octobre : à luy, sur le groupe de trois figures en marbre représentant l'Enlèvement d’Orithie (ap) n.4 eee RSS SCTEREENE A RENS 1500 7 septembre-19 octobre : à luy, à compte d’un chapiteau colonne isolée et trois chapiteaux pilastre en marbre pour Trianon (2 p.)......... sisi Conf 13 avril-99 juin : à François Grranpor, sculpteur,
* par gratification, en considération des soins qu'il a pour
Ja conduite de plusieurs sculpteurs qui travaillent pour le service de S. M. (2 p.)...-.........:... 20008
8 juin-17 aoust : à luy, pour son remboursement des journées qu’il a payées aux sculpteurs qui ont travaillé au modèle de la statue équestre du Roy à lhostel de Vendosme, depuis le 14 avril jusqu’au 9 aoust
(ap)... 964 9° 8° 15 juin-28 septembre : à luy, à compte de la figure équestre du Roy (2 p.)...:.......:. darts hooot
6 juillet : à luy, à compte sur le groupe de trois figures en marbre représentant l’Enlèvement de Proserpine.. . .…. SAT AR RE RAR ANT Et Le Ernie sie Rt HOOON
10 aoust : à luy, pour avoir réformé el fait les modèles de terre de la figure antique de Rotator, l'Enfant et la main de l'Hercule Comode, pour estre coulée en bronze à l'Arcenal tn: 42 42e. 55
7 septembre-19 octobre : à Gox, sculpteur, à compte de deux chapiteaux pilastre qu'il fait pour Trianon (ap): re ss inihinenss ete Re ct DO
2 novembre-14 décembre : à Guxow, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en bois qu'il fait pour les appartemens de Trianon (3 p.)........ re ON
19 janvier-Q mars : à pe Goucox, sculpleur, parfait payement de 10008 pour le modèle de terre d’un groupe d’enfans avec leurs ornemens, qu’il a fait pour fondre en
bronze et dont il a réparé les cires (2 p.)...... 6ooï 27 avril: à luy, parfait payement de 3754, à quoy monte la sculpture du pied’estal d’Andromède.. . . 2954 27 avril-23 novembre : à luy, à compte d’un grand vase qu’il fait en marbre (4 p.).............. 800 29 juin : à luy, sur la sculpture d’un bassin pour la Colormaue "Lui RER ANR es ee» 150ît
13 juillet : à luy, parfait payement de 800 pour deux pieds de bassin pour la Colonnade............ 200h 2 febvrier-31 aoust : à Granrer, sculpteur, parfait payement de 1400 pour la restauration des figures représentans Jupiter et Junon en marbre (Spairhavo 3 mars : à luy, à compte de deux bas-reliefs qu'il fait en marbre pour la Golonnade de Versailles... ... hoot
22 juin : à luy, pour la sculpture par luy faite aux ornemens du cadran et bassin de la Samaritaine en 16861313 neseen PET PP OEE cle | . 387"
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte d’un chapiteau colonne engagée et cinq chapiteaux pilastre qu'il fait en marbre pour Trianon (3 p.)........... goof
a mars : à Jaoues Houzeau, sculpteur, parfait payement de 2200, à quoy montent deux grands modèles de terre représentans deux Combats d’animaux , lun du Tigre et de l’Ours, et l’autre du Cerf et du Chien, qu'il a fait pour jetter en bronze et dont il a réparé les cires au PAneenah pa buis Durs este e be bee 5oott
29 juin-16 novembre : à luy, à compte d’un Terme, représentant Silène, qu'il fait en marbre (2 p.). 350
13 juillet : à Hurrrezue, sculpteur, parfait payement de 800 pour deux pieds de bassins en marbre par luy faits et livrez à la Colonnade. ............... 200h
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte d’un chapiteau colonne isolée et trois chapiteaux pilastre pour Fmanons(s phil. ee ni Rasa. 6G5ott
27 avril- 23 novembre : à Harpyx, sculpteur, à compte d’un vaze qu’il fait en marbre (3 p.).......... 6oott
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte de quatre chapiteaux pilastre qu’il fait en marbre pour Trianon (ANS eee Re ee 5ooît
7 septembre-19 octobre : à Huzor, sculpteur, à compte de quatre chapiteaux pilastre qu’il fait en marbre pour Trianpeiés p.): Anse es anus. 55ott
a novembre-14 décembre :’ au nommé Hannarr, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en bois qu’il fait pour les appartemens de Trianon (3 p.). 4oot
27 avril- 23 novembre : à Henri, sculpteur, à compte d’un grand vaze qu’il fait en marbre (3 p.)..... 6oot
13 juillet : à luy, parfait payement de Aooë, à quoy monte un pied de bassin qu'il a fait en marbre pour la Colonnade......... di bd degeleneLies on 100
7 septembre-19 octobre : à luy, à compte de trois chapiteaux pilastre en marbre pour Trianon (2 p.). Aoof
12 octobre : à Noëc Jouvexer, sculpteur, à compte des fleurs de lis et testes de lions qu’il fait de sculpture en pierre de liais aux chapiteaux et simaises du principal portail de la grande église des Invalides... ..... 5oott
26 janvier : à luy, pour trois modèles de plastre d’un pied et d’un bassin pour servir aux bassins de la Colonnadé dé Vermmlless: hit tas ane 320
26 janvier : à luy, parfait payement de 12754, à quoy
montent deux chapiteaux de colonnes frizelées et de deux pilastres faisant ensemble deux chapiteaux de colonnes
entières, et 5/6 de chapiteaux d'ordre corinthien, qu’il a faits pour l’église des Invalides. . ........... 955
26 janvier -6 juillet : à luy, parfait payement de ses ouvrages de sculpture au bout du chœur de l’église des
CAE ND) PRE TN NP SEE EE 2438 10° 27 avril : à luy, à compte d’un bassin en marbre qu’il fait pour la Colonnade de Versailles... ........ 200
25 may : à luy, sur la sculpture des chapiteaux du portail du nouveau couvent des Capucines de Paris. 300ît 22 juin : à luy, sur la figure de l’Hercule Comode qu'il a faite en marbre et posée à Versailles... . 7ooft 13 juillet : à luy, parfait payement de 800 pour deux pieds de bassins qu’il a fait en marbre pour la Colon- DA arc. APT PA MTS Ur 200 7 septembre-19 octobre : aux nommez Jouvener frères, à compte d’un chapiteau colonne isolée et quinze chapiteaux pilastre qu'ils font en marbre pour Trianon (De TRUE PRE RE MEN ESS AN Les 1hooft 27 avril-23 novembre : à Joczy, sculpteur, à compte d’un grand vaze en marbre (3 p.)........ a 2; Goût 7 septembre-19 octobre : à luy, sur quatre chapiteaux pilastre pour Trianon (2 p.)........... 55ot 27 avril : à Le Pruur, mouleur, pour le moule qu’il a fait en plastre de la figure du Faune-antique, copié d’après l'original de la Revne de Suède. ....... 130tt 29 juin : à luy, pour avoir coulé en plastre lad. figure pour servir à réparer la cire jettée dans le moule qui doit estre coulée en bronze à l’Arcenal.......... Gott a mars +: à Le Coure, sculpleur, à compte de sept bas-reliefs en marbre pour la Colonnade de Versailles. . RES UT tee de A do LE 1hoott 7 seplembre -19 octobre : à luy, sur un chapiteau colonne isolée et trois chapiteaux pilastre en marbre pour
Troie Rs ne LA, AE Goott 27 avril- 23 novembre : à Lécerer, sculpteur, à compte d’un grand vaze en marbre (3 p.)............ 600
13 juillet : à luy, parfait payement de 800! pour deux pieds de bassin en marbre pour la Colonnade... 200 7 seplembre-19 octobre : à luy, sur trois chapiteaux pilastre en marbre pour Trianon (2 p.)....... 35oft 2 novembre-14 décembre : à luy, sur les ouvrages de sculpture en bois qu'il fait pour les appartemens de Trianon (3 "p).,: 12 DR NE RE 0 da deb à . gooft 16 mars : à L’Espmcoa, sculpteur, à compte du groupe de deux figures de Sesto. Mario qu'il fait en DRRDES FAQ SR ES NT Na: 3oott 13 avril : à luy, sur six modèles de terre et cires réparées de trophées en bas relief jettés en bronze, de deux grands vazes de plomb dur, deux coquilles de plomb
et deux masques destinez pour la pièce d’eau de Neptune, remis au magasin... .... A RO 6ootl 13 juillet : à luy, parfait bateraii de 1000 pour un modelle de terre d’un groupe de trois enfans dont il a réparé les cires, pour estre jetté en bronze à l’Arcenal. RRQ USSR RE PEN URGENT NRe 1.3 Han iGont A luy, parfait payement de 800 pour du pieds de bassins en marbre pour la Colonnade de Versailles. 2001 14 septembre -19 octobre : à luy, à compte d’un chapiteau colonne engagée et de deux chapiteaux pilastre pour Trianon (a p.)..... Ps RENE 4 1 660!
a mars : à Esrienne Lenonere, sculpteur, à compte de sept bas-reliefs en marbre pour la Colonnade de Ver- ORAN ER US CU NE LEE PR 1400 20 juillet : à luy, parfait payement de 564of, à quoy montent quatre modelles de terre de Fleuves, Rivières et Nimphes dont il a réparé les cires pour estre jettez en bronze à l’Arcenal, y compris les petits modèles de FE ES DA EN LS de di te 1140 7 septembre-19 octobre : à luy, sur un chapiteau colonne isolée et trois chapiteaux pilastre en marbre pour Totion (a D)T ban Dia itiomus ee Gootl 27 avril: à Lecran, sculpteur, à compte d’un bassin en marbre pour la Colonnade de Versailles . . ... 200h 13 juillet : à luy, parfait payement de 800 pour deux pieds de bassin pour lad. Colonnade .......... 2001 7 septembre-19 octobre : à luy, à compte de six chapiteaux en marbre pour Trianon (2 p.)....... oo 2 novembre-1h1 décembre : à luy, à compte de ses ouvrages de sculpture en bois pour les appartemens de Trianon: (9 Des sie se pre vers esters RENAN goot 6 avril : à Lecnos, sculpteur, à compte de ses ouvrages de sculpture, à la figuerie de Versailles, pour les vazes du s° Berrin, sculpteur............... 300 27 avril-23 novembre : à luy, à compte d’un grand Vare-Oh HaiDrb (9 Deere hleis nn... 6oott 20 juin : à luy, sur la figure en marbre représentant la Vénus de Richelieu. ....... SM A 300 7 septembre-19 octobre : à luy, à compte d’un chapiteau colonne isolée et Lroïis chapiteaux pilastre en marbre PORN AMANDNR (ab) he obisiesERR asris Goott 2 febvrier : à Lerèvre, sculpteur, à compte d’une figure en marbre représentant Artémise.. ....... 500! 27 avril-23 novembre : à luy, sur un grand vaze en MMODre CDS LL EAN De 6oott 7 septembre -19 octobre : à luy, à compte de cinq chapiteaux pilastre en marbre pour Trianon (a p.). 4oof
a novembre-14 décembre : à Le Maire, sculpteur,
sur la sculpture en bois des appartemens de Trianon Capote CE ARE Re ART Eee 1000
2 febvrier : à LancLois, sculpteur et mouleur, pour la dépense qu’il a faite, son voyage et ses soins à aller mouler à Fontainebleau l’Hercule Commode de bronze et des parties du Laocoon, pour S. M........ 964 18°
16 febvrier : à luy, pour plusieurs moules qu'il a fait de testes, parties et demy-figures pour restaurer cinq grandes figures antiques dont il a restauré les plas- Le SES UC ASUS RDS LEE RU 310f
292 juin : à luy, pour avoir moulé et coulé plusieurs parties et tronçons de figures antiques pour servir aux sculpteurs à réparer les cires que lon doit couler en HronRe. LP RE ASE En esse ENT Pt 330#
6 octobre-9 novembre : à luy, à compte des moules qu'il fait pour le Milon (a p.)............... 5oott
29 juin : à L’Espacnapez, sculpteur, à compte de la figure en marbre représentant un Roy esclave, posée à
Versailles2. 22,4 NU SN A NT Ne Rae 300 2 novembre : à luy, à compte d’un Terme en marbre représentant Dispanen LS sept ee ii Loott
2 novembre-921 décembre : à Lance, sculpteur, sur
la sculpture en bois pour les appartemens de Trianon (DE en deco) deb ben Lo 55oït
13 juillet : à Lazane, sculpteur, pour deux grandes bordures de bois sculptées et dorées qu'il a faites et livrées pour deux tableaux du s° Vex per Mevxen, l’un repré-
.sentant Dinan et l’autre le Siège de la ville de Maëstrick.
SO Re Re ie NS D UE IA à 2 à 904
7 septembre-19 octobre : à luy, sur quatre chapiteaux en marbre pour Trianon (2 p.)......... 2501
a novembre-14 décembre : à luy, sur sa sculpture en bois pour les appartemens de Trianon (3 p.).... 4oo
16 febvrier :
ment de 2800, à quoy montent deux groupes de VMimphes dont ïl a fait les modèles de terre, et depuis réparé les cires à l’Arcenal, prestes à couler en bronze pour le bassin de Tétis, sur le parterre du chasteau de
à Macnier fils, sculpteur, parfait paye-
NON EN ben lou ANT de 1000 29 juin : à luy, à compte du groupe des Lutteurs, en D te LAS REPAS LE NA A Qu ARS A AE A As 300
13 juillet : ‘à luy, parfait payement de 8ootf pour deux pieds de bassin en marbre pour la Colonnade.... 200 7 septembre-19 octobre : à luy, sur un chapiteau colonne engagée et un chapiteau pilastre pour Trianon Ca De) sas on der Une Ne Ve sn evene ss... 3001 2 novembre : à luy, sur la figure en warbre repré- SDPa nt Lidenone Le ER QRE ..... Jooû
16 febvrier- 31 aoust :
à Mazière l’aisné, sculpteur, L]
ANNÉE 1687. — SCULPTURES DE VERSAILLES, ETC
parfait payement de 1200 pour la restauration qu'il a fait à deux figures de marbre représentans les Muses
Drame et Go (ph 4e UE à Liu 1000 a mars : à luy, à compte de deux bas-reliefs en marbre pour. la Golennade, 5%... hat FOON
27 avril-14 décembre : à luy, sur deux Termes en marbre représentans Pan et Sirinæ (2 p.)...... 800tt 29 juin : à luy, sur la sculpture de deux bassins en marbre pour la Colonnade................. 300 16 febvrier-31 aoust : à Mazière le jeune, parfait payement de 650 pour la restauration d’une figure de marbre antique représentant une Vestale (3 p.).. 550 27 avril : à luy, sur un bassin qu’il fait en marbre pour la Colonnade . . .........:.., so m0 die an à 1800 22 juin-13 juillet : à luy, parfait payement de 4ooft pour un nouveau pied de bassin pour la Colonnade UT DR Re CP A ... 300 7 septembre-19 octobre : aux Mazières frères, sur la sculpture de six chapiteaux pilastre qu’ils font pour Trianon (2:p.)-44 0, Not su gooft 14 décembre : à eux, sur deux bassins. ..... 200 29 juin : à Marin, sculpteur, travaillant sous le s' G1- RARDON à la statue équestre du Roy à l’hostel de Vendosme, par gralification, en considération de son tra- VOL 26 PR ANR eo bENATReS 300 14 décembre : à Marnée, sculpteur, à compte de ses
ouvrages de sculpture en bois pour les appartemens,
JARDIN a Rd 7 Un Boot
19 janvier-13 juillet : à Pierre Mazeunes et Noëz
Jouvewer, sculpleurs, parfait payement de 20514 pour .
les modèles de cuvette qu'ils ont fait en terre et dont ils réparent les cires à l'Arcenal pour estre jettés en bronze CAE). NE RNA ARE SAR Anar à . 145att 7 septembre -19 octobre : à Mazeune, sur un chapiteau colonne isolée el un chapiteau pilastre pour TrianÔ68 2 PJ FAR USE PER he aie .. 25oh 27 avril-23 novembre : à Meo, sculpteur, à compte d’un grand vaze qu’il fait en marbre (3 p.)..... 6oott 27 avril : à luy, sur un Terme en marbre représentest un Phslosaghel, 4 ibn die sean 3001 1 4 septembre : à luy, sur des modèles de groupes d’enfans qu’il reforme de lerre et de cire pour l'allée de la Pyramide. suit hotes oo da AE he AA 300 7 septembre-19 oclobre : à luy et Pasquier , sur quatre chapiteaux pilastre qu’ils font en marbre pour Trianon (9 Da sa ARE te TA ER ER 6Goot 7 septembre-19 octobre : à Prousr, sculpteur, à compte de quatre chapiteaux pilastre pour Trianon CDR se EE ONE est à 550
26 janvier : à Pierre Le Necre, sculpteur et doreur, parfait payement de 2930%, à quoy montent quatre draperies de bronze doré, par luy faites et appliquées sur quatre bustes de marbre de couleur à testes de porphire et deux autres moyennes à testes de bronze.... 11654
9 novembre : à luy, à compte des ouvrages de bronze doré qu'il fait pour les ornemens des pieds des grandes tables de marbre de rapport..............,. 5oof
2-23 novembre : à Recnter, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en bois qu'il fait pour les appartemens de Trianon (3 p.)............ it vo"
2 mars-13 juillet : à Poucrier, sculpteur, parfait payement d’un groupe de trois enfans qu’il a fait en terre pour le bassin de Vénus, en face du chasteau de Versailles, dont il a réparé les cires pour estre jetté en Bronze (a pére ar unit à) 1000
Hein, Use HE Patate, PSE: 300 27 avril-23 novembre : à luy, sur un grand vaze de monbno (Dh ie bi à sata rer au Mad Gooît
7 septembre -19 octobre : à luy, sur cinq chapiteaux pilastre qu'il fait en marbre pour Trianon (2 p.). 700f 2 septembre : à luy, par gratification, en considération de la diligence avec laquelle il a travaillé ausd, cha- TOUS M ed D. 100f 7 septembre -19 octobre : à Roussezzer, sculpteur, sur quatre chapiteaux pilastre en marbre pour Trianon
CE ORAN ER A TES SR SR A An a 55ot 27 avril-23 novembre : à Rayozce, sculpteur, à compte d’un grand vaze en marbre (3 p.)...... 60ott
13 juillet : à Reexauzr, sculpteur, parfait payement de Aooïf pour un pied de bassin en marbre pour la Co- Jonnade de, Voiles. 74e NN 100
19 janvier -6 juillet : à Reenauniv , sculpteur, à compte des figures de Bacchus et Cérès qu’il a faites en marbre et livrées à Versailles et du grand groupe de trois figures de Enlèvement de Cibelle (a p.)............. 1000
7 septembre -19 octobre : à Iuy, sur un chapiteau colonne isolée et un chapiteau pilastre qu’il fait pour Tria- HO CE DR SE A ARE BRUNE, ss He 350
13 juillet : à Sconrz, sculpteur, à compte du modèle et de la figure qu’il fait en marbre, représentant Hanni- PMR SEA UE ROULE NES LE MAN ET ee à 200
7 septembre-19 octobre : à luy, sur quatre chapiteaux pilastre qu’il fait pour Trianon (a p.).... 55ot
7 septembre-23 novembre : à luy, à compte d’un grand vaze de marbre pour le parc de Versailles (2 p.). Si teh HU at En 2 due dan ban tro ot
7 septembre-19 octobre : à Recxarp, sculpteur, à
compte de trois chapiteaux pilastre pour Trianon (2 p.). RE es LE LATE Cet tte RE CRE Ur eee 250
2-23 novembre : à ViLayne, sculpteur, à compte des ouvrages de sculpture en bois pour les appartemens de Mianon .(8.p.). 40. 4u se. Let (LES: goot
16 febvrier : à Raow, sculpteur, parfait payement de Lo5o%, à quoy montent trois modèles de terre de trois groupes, dont deux de figures de Nimphes pour le bassin de Vénus, et un de Combat d’animaux, dont il a réparé les cires pour couler en bronze à l’Arcenal.. ... 1400
27 avril-23 novembre : à luy, à compte d’un grand vase de marbre 48 p-).:-wrs2thhseshuhn buse 6oott
13 juillet : à luy, parfait payement de 86of! 10° pour deux pieds de bassin qu’il a fait en marbre pour la Colonnade, y compris les journées qu’il a employées à faire le modèle en grand....... ini ess MMOG!
2h aoust : à luy, à compte d’un modèle de terre commencé par feu pe Gouzzon, pour un Terme de marbre
7 septembre-19 octobre : à luy, sur un chapiteau colonne et trois chapiteaux pilastre pour Trianon (2 p.). RP NE LS RE MES NE Rene net 5oott
à luy, sur la figure en marbre repré-
représentant Bachus......... RARE
2 novembre :
SOA ArIOn Li sc thiv ie RSR T SRE 300 27 avril- 23 novembre : à Rossrr, sculpteur, à compte d’un grand vaze de marbre (3 p.)....... es: DO0N
13 juillet : à luy, parfait payement de Aooï pour un pied dé bassin en marbre pour la Colonnade.... 100f 10 aoust : à luy, pour avoir moulé en plomb, réparé et ajusté une branche de pommier autour de Y’Hercule de marbre fait par le s° Connu................ 25H 7 septembre-23 novembre : à luy, sur trois chapiteaux pilastre en marbre pour Trianon (3 p.)... 35of 14 décembre : à luy, pour avoir fait le creux sur le modèle de terre fait par Raow, sculpteur, représentant un Bachus, avoir jetté un plastre et plusieurs parties dans led. creux, et un autre plastre dans un creux venu d'Italie, représentant le Faune de Florence. . .... 2004 27 avril : à Soves, sculpteur, sur un grand vaze de marbre re Lien iemha diese 1... 2008 16 febvrier- 30 novembre :
compte des figures qu'il coule en bronze à lArcenal pour les jardins de Versailles (6 p.)....... .. 28000
à Kezzer, sculpteur, à
27 avril-23 novembre : à Vizier, sculpteur, sur un grand vaze en marbre (3 p.)............ .... 6oof 3 aoust-16 novembre : à luy, sur le modèle qu'il fait en plastre, pour exéculer en marbre, de la figure de la Reconnoissance d’Achilles (2 p.)...... ana boot
7 septembre-19 octobre : à luy, sur cinq chapiteaux pilastre en marbre pour Trianon (2 p.)....... 5oot
5 janvier : à Corneizze Van Crève, sculpteur, parfait payement de 2250, à quoy montent un groupe d’enfans avec leurs attributs, qu’il a modelé de terre et reparé de cire pour le bassin de Tétis, el un groupe d'animaux qu’il a modelé de terre et réparé de cire pour couler en brome ie sidi nee ne SRE D AAA 850
27 avril : à luy, sur un bassin en marbre pour la Colonbade ci CA SR RE LS 200
13 juillet : à luy, parfait payement de 800 pour deux pieds de bassin en marbre pour la Colonnade... 200
7 septembre -19 octobre : à luy, sur un chapiteau colonne isolée et deux chapitaux pilastre en marbre pour
14 décembre : à luy, sur un Terme en marbre repré-
Dranon (ap)... ME Ans TIME se
sentant Merci sé en eN ENS saisie 5oott 7 septembre-19 octobre : à Varcuanr, sculpteur, sur deux chapiteaux pilastre pour Trianon (2 p.)... 200 2 mars-16 novembre : aux nommez Varin, Monnier et Laxcuois, sculpteurs et fondeurs, à compte des groupes d’enfans qu’ils fondent en bronze pour l'allée des Cascades de Versailles (4 p.)..... M ER rate h100f 27 avril : à eux, à compte des socles qu’ils font en marbre, ornez de glaçons, pour mettre sous lesd. groupes. mere arte pau aies cheb de it is n0) ARR ED ON 7 septembre-19 octobre : à eux, sur quinze chapiteaux pilastre pour Trianon (2 p.)........... 1600 21 décembre :
pour la fontaine de Monsieur, à Saint-Cloud... .
à eux, sur leurs ouvrages en marbre 3oot
7 seplembre -19 octobre : à Varin le jeune, sur deux chapiteaux pilastre pour Trianon (2 p.)....... . 200ot
19 janvier-26 octobre : aux nommez Ausrt, BoxvaLer, Rocer et AuBin, sculpteurs et mouleurs en bronze, à compte de huit groupes d’enfans qu’ils ont entrepris de fondre en bronze pour les grands bassins du parterre de Versailles (6 p.)............... 3700
16 mars : à eux, pour le moule de plastre d’un groupe de trois enfans de 5 pieds ou environ de haut, avec leurs attributs, pour y couler les cires et les jetter en bronze pour les bords des bassins dud. parterre . ...... 300
17 aoust : à Tirow, fondeur, pour fontes et épreuves des minières, pierres et métaux pendant les années 1685 CUE de OMEN AE NE et TE denis Gott
Somme de ce chapitre... 150535 14° 2° Remise au s° Le Beseue, restant du fonds fait en 1687,
pour les fontes et figures... ...... ses TG of
ANNÉE 1687. — PRÉSENTS AU ROI DE SIAM
MARBRERIE
25 may-6 juillet : à Cuviczier, marbrier, à compte de quatre nouveaux bancs qu’il fait en marbre pour le parc de Versailles (a p.)..............-.... hoott
13 juillet : à luy, parfait payement de 38474 6° 3°, à quoy montent trente-deux bancs et quatre-vingt-seize consolles qu’il a faits de marbre blanc et posées dans le parc! der Versailles. un se 14478 6° 3°
14 septembre : à luy, sur les petits piedsd’estaux qu'il fait de couleur pour le Labirinte. ............ 150
26 octobre- 23 novembre : à luy, sur un chambranle, foyer et attique qu'il fait en marbre pour les appartemiens de Trianon: (9 pi}... nent 5oott
14 décembre : à luy, sur l'arche qu’il fait en marbre pour une niche du petit jardin du Royal Trianon. 3oof
16 febvrier : aux nommez Enrco, Lisqui et Cover , marbriers, à compte de trois nouveaux bassins faisant la suite de sept autres qu’ils ont faits pour lallée de la Pyramide! à Verde il ia 300
5 octobre -16 novembre : à eux, à compte des ouvrages qu’ils ont faits et posez dans le petit parc de Versailles CRD OR TRES A En 2100f
16 mars : aud. Erco, pour avoir débité en deux deux tables d’albastre Montahuto et en avoir fait quatre tables incrustées et autres menus ouvrages............ g2f
16 mars : à luy, pour, avec A7 6° 8° qui luy sont déduits pour 4 pieds 8 pouces 9 lignes 7/12 de marbre, à 10! le pied cube, qu'il a reçeus du magasin, faire le parfait payement de 25ott 13° 10°, à quoy montent quinze foyers de marbre de différentes couleurs qu’il a RCODROR de 2 sou de ue MERE 2084 7° 24
25 may- 31 aoust : à luy, parfait payement de six bazes qu'il fait en marbre pour l'autel de l’église de Sedan EAU D ANT DER PR TRE Ce MS EU Ce 1134
6 juillet : à luy, pour les réparations faites à plusieurs chambranles et foyers des appartemens de Monsieur et de Madame au Palais-Royal.................... 364
26 octobre -14 décembre : à luy, sur un chambranle, foyer et attique qu’il fait en marbre pour les appartemieus.de Trianop:(9 phases es: 650
16 novembre-21 décembre : à luy, sur les socles de marbre blanc pour mettre sous les pieds de bassins de la Colonnade de Versailles (2 p.) .............. 300
23 novembre : à luy, sur le cordon de bassin et l’architecture du bassin qu’il fait en marbre pour Monsieur. ANS ee PET NES RTE Sa Élu ets Hal
16 febvrier : à Descnamps, marbrier, à compte des
pieds d’estaux et socles de marbre qu’il fait pour l'allée Rovallé à Versailles. Lie eee 6oott 2-23 mars : à luy, parfait payement de 92828h 18°3° à quoy montent les ouvrages de marbre par luy faits, tant à la Colonnade et aux cordons des bassins du petit parc de Versailles qu’à la tribune de lantichambre du grand appartement du Roy aud. chasteau, y compris 1150# qui luy ont esté accordez par gratification en considération de la satisfaction que S. M. a eu de ses ou- NPA (ON D) dE e MANS, 6178 18° 3° 13 avril-11 may : à luy, sur les pied’estaux, les cordons de bassin, les tablettes et les marches de marbre qu'il fait pour le petit parc (3 p.)........... 6ooott 27 avril- 17 aoust : à luy, sur les ouvrages de marbre du parterre de l'Orangerie (5 p.).......... 13000 20 juillet-21 décembre : à luy, sur les ouvrages de marbre qu'il fait à Trianon (8 p.).......... 23000 28 septembre - 26 octobre : à luy,sur ses ouvrages de marbre au parterre de l'Orangerie et les pied’estaux et socles de l'allée Royalle (a p.).............. 7oo0ù 16 mars- 14 décembre : à luy et à Enco, à compte des bassins de la Colonnade qu’ils font en marbre (3 p.). Fe BR ee ad an à dat de due 0 ut 206!
30 mars : à la veuve François Hanuone, marbrier, à compte des marbres bruts et mis en œuvre qu’elle a livrez au magasin de $S. M. en 1683......... 300 26 octobre-21 décembre : à Hugerr Missox, marbrier, à compte de deux chambranles, foyers et attiques qu'il fait en marbre pour les appartemens de Trianon CE BR PET EONERE RE RARES GS AE d 7ooft 30 novembre : à luy, à compte d'un chambranle et attique de marbre qu’il a fait et posé dans le cabinet de Monseigneur, à Versailles .................. 180ott 26 octobre-23 novembre : à Pierre Lasqui, marbrier, à compte de deux chambranles, foyers et attiques qu’il fait en marbre pour les appartemens de Trianon CORNE Re PNEUS res r 5ooft 16 mars : à la veuve Guierr, marbrier, parfait payement de 9998 19° 6", pour 86 chambranles, 163 foyers, 164 socles et une consolle, le tout de marbre, qu’elle a livré au magasin de S.M............. 31984 19° 6°
Somme de ce chapitre... 6g44gï 11° 9°
À FAIRE AU ROY DE SIAM
26 janvier - 22 juin : au nommé Le Mosxele Lorrain, peintre, à compte des desseins de cinq tapys d'ouvrage de
IMPRIMERIE NATIONALE
la Savonnerie qu’il fait pour les ambassadeurs de Siam CO A EN Lio las à 1200
a mars : à Nicoras Harrsoëker, ingénieur holandois, pour quatre-vingt-quatre verres de lunettes et trois miroirs ardens qu'il a livrez au Père Venus, jésuite, pour les missionnaires de Siam....,..,.......,... 66ott
OUVRAGES DE BRONZE
6 avril : à Nrcocas pe Nainvizze, fondeur, pour avoir fondu et allié ensemble 10459 livres de mitraille rouge et jaune pour servir à la fonte du Laocoon et d’un Groupe d'animaux jettez en bronze ...... 1372 13°
a8 septembre : à luy, pour avoir fondu et allié 4614 livres de mitraille rouge et jaune pour servir à la fonte de l’Adonis et de la Vénus jettez en bronze à l’Arceler: se re fe AA ee QUE vie re cata le) tee Bonn: aa vs à 605 5°
À luy, pour avoir fondu une cloche pour les escuries de Versailles, avoir fourni plusieurs goujons et: boulons pour servir aux restaurations des figures antiques et aux pieds de bassin de la Colonnade, et plusieurs calles pour le balancier des médailles... ...............4 97"
OUVRAGES D'ÉBEINE.
19-31 aoust : à Dowmico Cuccr, ébéniste, à compte de deux grands cabinets d’orgue qu’il fait de marquette- RÉ ROUE Se MODES Ni en cles. 1300
24 aoust : à Porrrou, ébéniste, pour réparations au parquet de l’estrade de la grande chambre de l’appartement de la Reyne mère à Fontainebleau.. .... 5ok
So novembre : à Louis Denis, à compte du clavessin qu'il fait pour mettre dans un des cabinets d’orgues que CORAN dde EE ll
VOITURES
16 febvrier : à Boie, voiturier par eau, pour la voiture de Rouen à Paris de deux gros blots de marbre blanc statuaire venus d'Italie et cy devant payez au
SEULE IDEDE Luc Le D DSL ARS UAtEONE 3634
6 avril: à Nicocas Ricmow, voiturier par terre, pour plusieurs voitures qu'il a fait, tant à Paris que de Paris à Varsallles. 60 à 0 did it rés hs do pan 6354 10°
27 avril : à luy, pour la voiture de plusieurs blots de
marbre dans les magasins de S. M. en l’année 1684. be à à 0e de DS RP 1939h 19° 64
19 octobre : à luy, pour avoir voituré, du port du Cours dans les magasins du Roy, les marbres blancs et de couleur d'Italie, reçeus et toisés, depuis le 3 aoust 1685 jusques et compris le 24 may 1687..... 3978 15° 9°
2a juin : à Marcezin, pour avoir vuidé le port et fait passer le pavé à vingt blots de marbre blanc et avoir chargé et voituré une caisse dans le magasin de la Reyne. Si Led aniesot e HOUR Mn At du VUE 126H
12 octobre : à luy et consors, pour avoir tiré du bord de la rivière et avoir fait passer le pavé, au port du Cours, à dix-huit blots de marbre blanc pour dégager led. VOL el SF ERA TA ITPe AR QE dot .... 108f
20 juillet : à Ricnarp, pour avoir fait tirer de l’eau et voiturer à Vincennes onze poutres appartenant à S. M. dre UE te ie DURE AN El Are 298 10°
6 avril : au s° Fossier, pour son remboursement des journées .et ustancilles qu’il a payés pour rétablir et emplir les glacières des Thuilleries. . ...... 418 10°
1° juin : à luy, pour ce qu'il a payé pour le transport des orangers de Fontainebleau depuis Sève jusqu’à l'ofanperie de Versailles... .4:.0 820tt 19°
6 juillet : à luy, pour son remboursement de plusieurs menües dépenses par luy faites pour le service Hein MER une ee ro 1546 16°
À luy, pour son remboursement de 5103 pieds 1 pouce À lignes de sciage de tranche de marbre et du toisage et gravage de 843 blocs et 2249 tranches faites par le nommé Ercor pour le service de S. M... A A TPS AO AR à PPS CE 37794 4° 8°
14 septembre : à luy, pour 3824 pieds 10 pouces 9 lignes en superficie de sciage de marbre qu’il a payé aux sculpteurs et marbriers qui ont remis les tranches ae magasins de SM... 400000 23844 4° n°
26 octobre : à luy, pour ce qu'il a payé pour avoir conduit de Paris à Versailles le groupe de l’Enlévement d’Orithie fait par Framann, sculpteur... ... 3454 15°
16 novembre : à luy, pour 4655 pieds 11 pouces 8 lignes de sciage de tranche de marbre par luy payée à divers sculpteurs et marbriers. . ..... 29114 17° 6°
A luy, pour menues dépenses par luy faites pour le sendite de 6.0M idiot ae Be Don den 1059 14° 6° 27 avril-23 novembre : à Le Liarp, laupier, pour son payement de 994 taupes qu'il a prises dans le parc
ANNÉE 1687. — ÉTOFFES D'OR ET D'ARGENT
de Vincennes, depuis le 1” octobre 1686 jusqu’au 4! pclobre 2687 (Op dass + 1734 19°
5 janvier : à Nicozas Courrois, cordier, pour son payement des cordages et cloud qu’il a fourni pour la cage du modèle de la figure équestre de la place Royalle de l’hostel de Vendosme et pour le fléau dud. hostel. . SH end ess ue rame. MON dot:st
24 aoust-14 septembre : à Jean Le Vasseur, calfateur, à compte du goudron qu’il met sur la tour de bois qui est à l'Observatoire (2 p.)........ de dent oi d LRO0
16 novembre : à la veuve Forcoy, pour le bray et godron qu'elle a fourni pour godronner la charpenterie de:lad; tour de bois: su ns 734 10° 11°
16 febvrier : à François Duvaz et Cuaristoruse LE- JEUNE, Vuidangeurs, pour avoir dégorgé deux chausses de lieux communs chez M. le Premier et à J’hostel des Ambassadeurs, et avoir vuidé une fosse dans une maison appartenant au Roy, rue Saint-Vincent, à Paris. 514 5°
19 octobre : à François Ozzivigr, pour la curure de deux marres au bois de Boulogne. ...... 16349°10°
À AnrTorxe Mon, pour la curure de deux autres marres dans led. bois de Boulogne. ...... 3071 3° 84
6 avril : à Jean Papezain, ramonneur, pour avoir ramonné cent neuf cheminées au Palais-Royal, au Louvre et autres Maisons Royalles et en avoir racomodé six autres aux mesmes endroits, en 1686.... 51H 13°
12 janvier : à Lours Caron, pour les menues dépenses qu’il a fait pour la graveure, impression et papier de plusieurs planches pour connoistre la hauteur des eaux des environs de Versailles, et faux frais qu’il a fait pour raison dei ei Lee ti dia NE à .. 1bot
2 mars : à Dupont, pour son remboursement des journées d’ouvriers émployez à combler les ornières et préparer le chemin pour le Roy dans les bastimens de la placé Royalle de l’hostel de Vendosme... 130% 7° 4
11 may : à luy, pour journées d'ouvriers qui ont travaillé à démolir la cage qui couvre le modèle de la statue équestre de la place Vendosme ...,..... 1504 6°
25 may : à luy, pour journées d'ouvriers qui ont travaillé aux fouilles de terre pour chercher les fondations des murs de la ville de Paris derrière lhostel de Vendomfiesh sue MALE Ha 97% 14° 84
17 aoust- 16 novembre : à luy, pour son payement des journées qu’il a employées à escrire les mémoires et estat de dépense des atteliers des Capucines et place
* Chausses d’aisance : tuyaux de plomb ou de pierre percés en rond ou en carré, et plus souvent de boisseaux de poterie. (Dictionnaire de Trévoux.)
Royalie de l’hostel de Vendosme, depuis le 8 may jusques et compris le 6 novembre (2 p.).......... 249 10°
2 mars : à Dominique Ace, pour les réparations qu’il a faites à deux cheminées à l’appartement de Madame au Palais-Royal, pour les garentir de la fumée. ,. Hot
a mars : au 8° GaLLoys, notaire, pour son payement de divers contracts et actes qu'il a passez pour le service de S. M., depuis l’année 1684 jusques à présent... .. DAC RE RNRT RATE A DE LÉ MERE OP NRA ELLE à
27 avril : à Doussor, expert des Bastimens, pour 146 vacations et 8 journées qu’il a employé à la vérification et calcul des ouvrages de maçonnerie et autres. Sr eo LENS ie ie dla a Reid ODA
292 juin : à Jean pe La Roc, scieur de long, pour 160 toises courantes et 5 pieds de planches d’entrevoux qu’il a débitez pour servir aux réparations du chasteau de Vincennes........ DCR NEED à etai LS 5°
20 juin : à la dame Simon, lingère, pour treïllys, fil, peaux, ruban, sangles, anneaux, cloud, cordes et journées d'ouvriers employez à faire la tente sous laquelle le s° Girarpox travaille au modèle de la statue équestre du Roy à l’hostel de Vendosme. . ...... 318# 13° 104
6 juillet : à Forcoy, fontainier, pour avoir rétabli le conroy du grand bassin rond du parterre des Thuilleries et celuy du grand octogone, et réparé les conduites et décharge desd. bassins... ..:.:......,...... 2144
À CuevizzarD, autre, pour avoir rétably le conroy de l’abreuvoir du chasteau de Vincennes et posé en place quatre robinets neufs et deux vieux sur les conduites dde Chase the APR RER n bot
13 juillet : à Gorron, imprimeur, pour avoir nettoyé les poinçons et carrez du Roy, les poinçons de caractères et les planches gravées de la bibliothèque du Roy. LS AE ER Nu RE ARR EE ADP EE A 15of
24 aoust : à la veuve Bouizceror, pour avoir fait imprimer, afficher, et fourni les exemplaires d’arrest du Conseil, tant pour les places de l’hostel de Vendosme que pour la Samarilaine de Paris. ,............ 834 10°
12 oclobre : à La Poivre, pour avoir collé et accomodé sur du papier 83 desseins de médailles de la suitte de 'Hfitaire du:Roys. dsius 0.200 din du Got 5°
Somme de ce chapitre. . .. 188574 3° o°
ÉTOFFES D'OR ET D'ARGENT
Q mars : au s° Marcezin Cuarzier, marchand, parfait payement de 61985 9° 2° pour 5 aunes 3/4 de damas blanc de 3 ‘aunes de large, broché d’or, à 4ooft l'aune ;
145 aunes 1/2 de brocard fond rouge cramoisy broché d’or et d'argent, à 110 l’aune; 84 aunes 3/4 de brocard fond bleu et rouge cramoisy, à 44o l'aune; et 29 aunes 2/3 de brocard fond rouge cramoïsy à la Persienne, de deux pieds de large, broché d’or et d’argent,
à 2001 l’aune, qu'il a hvrez pour le service de S. M. en ]
l'année dermere 1086.14. 1. REA 1985H 9° 2° À luy, à compte des étoffes d’or et d’argent qu'il four- MA D ON PU RE ADR da 15000
16 mars : à luy, pour une aune de velours vert qu’il a fourni pour les broderies de Saint-Cyr. ....... 20h 29 juin-30 novembre : à luy, pour 36 aunes de taffetas rouge cramoisy qu’il a fourni pour lesd. broderies CE) PA A ER RD a 931 12° 16 mars- 30 novembre : à Bourer, marchand, pour les menues merceryes qu'il a fourni pour les broderies de Saint-Cyr CS messe VHun Ut, cd, ah7i 11° 16 mars-30 novembre : à Jean Vivien, marchand, pour dix boltes de soye qu'il a livrées pour lesd. broderies dé Shane Cyr te ne Lier diese eh 640" 22 juin-3 aoust : à Lazeu, tireur d’or, pour g marcs 11 onces d'or fillé qu'il a livré pour lesd. broderies CFO PAR PRES Ras or 568 1° 6° 30 novembre : à luy, pour 17 marcs 4 onces d’or filé et 12 onces de frizure ou bouillon d’or qu'il a livré pour la Communauté royalle de Saint-Cyr... 9311 16° 22 juin : à Caron, pour 328 aunes 1/2 de revesche ! aurore et 33 aunes de serge verte à deux envers, qu'il a NÉE pote mn MN Le de eat 706 17° 6° 13 juillet : à Carpenrier, pour 36 aunes de velours blœu de Gennes qu’il a fourni au nommé Dausawcour, gainier, pour les tablettes et cassettes de médailles de SES MAO PAUNO D DEL RS de Cu 720 3 aoust : à Marsozier, pour 33 aunes 1/2 de velours de Gennes rouge qu’il a livré pour y faire les broderies
de deux fauteuils et autres meubles. ..... 837 10° Somme de ce chapitre. ... 21265 17° 2° GRAVEURES.
5 janvier : à Mavcer, graveur, parfait payement de 8oot pour un poinçon et carré d’acier de la Prise de Strasbourg et Cazal, qu’il a gravé pour S.M.... 5oof
16 mars : à luy, pour un modèle en cire et un carré représentant les Ambassadeurs de Siam. ....... 5oott
13 juillet : à luy, pour un modèle de cire, un poinçon
! Étoffe de laine à point long qui se fabriquait surtout en Angleterre.
et un carré représentant le Roy répalé par la ville de Paris AU EUR PM ENT EE CIRE AR 790h
28 septembre : à luy, pour un carré de revers représentant un Apollon assis sur un globe, qu'il a gravé en acier pour la suitte des médailles... .......... 350
14 décembre : à luy, à compte d’un revers de médaille du Roy, représentant la Jonction des mers, dont il a fait le poinçon et le carré d’acier........... 300
12 janvier : à Sépasrien Leccerc, dessinateur et graveur, pour neuf desseins de médailles et trois carrez d’acier dont il a gravé le trait et autres ouvrages. 2451
27 avril : à luy, pour cinq desseins de médailles et . 7 Y» P q
anq traits d’icelles qu’il a gravées sur les carrez d'acier. M ERP LAS RARE LE TARA MER VARIE A0 6 juillet: à luy, pour cent médailles qu'il a gravées et livrées au cabinet de S. M., à la Bibliothèque, pour servir à l’histoire de la France métallique. 1100 17 aoust : à luy, pour neuf petites planches qu'il a gravées à l’eau-forte pour servir à l'impression du livre de l’explication des lableaux de la gallerie de Ver- Balls 2 RENAN MARS PR REA ARE eme 3324 7 décembre : à luy, pour une planche qu'il a gravée à l’eau-forte, représentant la Bataille de Sintzeim, pour servir à la suite des Conquestes du Roy......... 300 12 janvier : à Louis Cnarizcon, graveur, pour une planche qu'il a gravée, représentant la Prise de la citadelle de Combnay. Se US LR EN 4 OR 300 16 febvrier : à luy, pour treize desseins de plantes nouvelles avec leurs fleurs, graines et racines, qu’il a fait pour servir à l'Histoire des plantes. .......... 2864 292 juin : à luy, pour une planche gravée à l’eau-forte représentant la Prise de la ville de Cambray..... 30of 13 juillet : à luy, pour une autre planche gravéc à l'eau-forte représentant la Prise de Saint-Omer, pour servir à la suitte des Conquestes de S. M......... 300 28 septembre : à luy, pour treize desseins de plantes qu'il a faits et livrez à la bibliothèque du Roy... 2864 14 décembre : à luy, pour six planches de plantes qu’il a gravées pour la suitte de l'Histoire naturelle des plantes... 5, RON OR TE BUS AL EEE UN DO 26 janvier : à Jean Revomm, graveur, pour un poinçon, un carré et un modèle de cire de la médaille du Rétablissement de l’ordre de Saint-Lazare, pour les médailles de 5: Men pe TR RCIP AE PTE 372 2 mars : à Cnérow, graveur, pour deux modèles de revers de médailles du Roy qu’il a fait en cire, lun re-
présentant Dunkerque remise au pouvoir du Roi et l’autre l'Audiance Au Doge ie RU ibn + ae 14ott
12 octobre : à luy, pour avoir modelé en cire quatre
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revers de médailles, représentant l'Audiance des Siamois, les Algériens humiliés, Gennes foudroyée et la Piété et la: Pudicité SR RME ER Re RATES . 120
2 mars: à Rousse, graveur, parfait payement de 6334, à quoy montent un modèle de cire, un poinçon et un carré de revers de médaille de la Prise de la citadelle de Besancon, qu’il a gravé en creux et dont la médaille a été frappée et mise au cabinet de S. M....... k83it
3 aoust : à luy, pour un modèle de cire de deux poinçons et deux carrez de médailles qu’il a gravez en acier, représentant la Naissance de Monseigneur et les Te Deum pour la guerison du Roy.................... 850ott
12 octobre : à luy, pour un modèle de cire et un carré représentant le Mariage de Monseigneur le Dauphin. 5831
21 décembre : à luy, à compte d’un poinçon et d’un carré de revers de médaille de Cambray, qu’il fait pour la suitte des médailles de S. M.............. 150
16 mars : à DeLanaye, graveur, pour lrois carrez qu'il a fait en acier pour servir aux médailles de S. M. SAME DB te Val ere a ea ee D de IQ
13 juillet : à luy, pour un modèle de cire, un poinçon et deux carrez, l’un représentant Dunkerque et Vautre la Naissance du Roy, qu’il a gravez en acier pour les médates des SAME: Ale PRE ee RENE RARES 10001
12 octobre : à luy, pour deux modèles de cire et deux carrez, l’un représentant la Victoire de Palerme et l’autre la Batalle de Senef, qu’il a gravez pour la suite de Tistoire du'Roy. 2er Eee Goott
16 novembre : à luy, pour trois carrez qu’il a gravez en acier el deux modèles qu'il a fait en cire, de revers de médailles, pour idem............... FARRAIE 65ott
16 mars : à Meruscu, graveur, pour trois modèles de cire et deux carrez représentans Natalis Delphini et Vota
CB ERA SEEN AE ARR CENTRE A RAA 36ott
A Rogrniers, graveur, pour un grand carré de la teste -
du Roy qu’il a fait pour les médailles de S. M... 5oof
16 novembre : à luy, pour deux poinçons et deux carrez qu'il a gravez en acier, l’un de la teste du Roy et l'autre du Bastiment des Invalides en grand, livrez pour la suitte de l'Histoire de S. M............. . 2000!
6 avril : à Le Breton, graveur, pour deux poinçons et six carrez qu'il a faits et livrez pour les médailles. . MDN QE Ar Re ee A EE VO tin, 1860!
30 juillet : à Le BLanc, pour son remboursement de ce qu’il a payé pour six carrez d’acier gravez à Stocholm
par le s° Canzsren, représentans trois testes et trois revers dermédailleside S: M..:..42,1. 4. 799 21 décembre : à Bernarp, graveur, à compte d’un
poinçon et carré du revers de médaille de la Satisfaction d'Espagne, pour la suitte des médailles... ..... 150ft
16 febvrier-22 juin : à Micuer Morrr, graveur, parfait payement de deux carrez et un poinçon qu’il a gravé: en acier (api). : ace dédie... 1050
14-28 septembre : à luy, parfait payement de trois poinçons et deux carrez, qu’il a gravez en acier, des médailles des Audiences du Doge et du Légat (2 p.)..... Se de Us LE DUO NES AR NC RTE À à via st à 1650
30 novembre : à luy, à compte de trois carrez de revers qu'il fait en acier pour la suitte des médailles du MON UE RL pas A AE AS Le PRPAPREE L10 LU
13 janvier 1687 : à Le Bconv, graveur, à comple des planches qu’il a gravées de la grande aile et de l'avantcour du chasteau de Chambord............. 1000f
Somme de ce chapitre......... 29193
GOBELINS ET LA SAVONNERIE
26 janvier-24 aoust : au s° Josxpx Picnow, prestre, pour sa rétribution des six derniers mois 1686 et six premiers 1687, pour avoir célébré la messe dans la chapelle de la Savonnéerie (gp)... 2hkott 2 febvrier : à Barzy, portier de la Savonnerie, sçavoir : 15of pour ses gages pendant les six derniers mois 1686, et 3oft pour le blanchissage des ornemens et l’entretenement de lad. chapelle. . . PA EAN PRET LE 180
16 febvrier : à Janss, tapissier, à compte des tapisseries qu’il fait aux Gobelins d’après Rarnaëz et Jures Ro- MAN NT NRA A fe ba dt PE Rae Ne 3000
16 mars : à luy, pour l'ouvrage qu’il a fait sur dix pièces de tapisserie haute lisse. . ....... 35634 19° 6°
8 juin : à luy, pour ses appointemens de l’année 1686. RAS EEE RARE LS ASS tas TE DORA NA TU CES AERR TMD ON
22 juin : à luy, sur huit pièces de tapisserie haute lisse, y compris Aoooït à compte de huit autres pièces d’après Juzes Rowax et Rapaaëz, dont les prix ne sont pont rélen sueur, Seb die Dre 7160 13° 4°
5 octobre : à luy, pour louvrage qu'il a fait sur six pièces de tapisserie haute lisse. ....... 24554 19° 6°
À luy, pour, avec 4554 6° 5° pour laquelle somme il lui a esté donné des étoffes servans à la fabrique desd. tapisseries, faire 4616 à compte de neuf pièces de tapisserie qu'il fait d’après Rarnaëz et Jues Romain . PAS RS PET EME Pet heat te LÉO ES D
16 febvrier : à LerEBvRE, autre tapissier, à compte des tapisseries qu'il fait aux Gobelins d’après Rapnaëz et ÉOÉOROMAIN tir AA JR ea Es 2000
16 mars : à luy, sur six pièces de tapisserie de haute MAD X 10e d'a INSEE QU eux ol sil at
MEL DA die <hte RAT Rs. 2 A Let Feet
22 juin : à luy, pour l'ouvrage fait sur six pièces de tapisseries haute lisse, y compris 2500, à compte de cinq pièces d’après Juzes Roman et Rapnaëc, dont les
prix ne sont point réglez... ........... 43164 3° 8° 5 octobre : à luy, sur l'ouvrage à six pièces de tapisserié bdnihe Mesp 22: 4 cn ua.t ne a basrs 2048
À luy, pour, avee 544 6° 3° pour laquelle il luy a esté donné des étoffes servans à la fabrique desd. tapisseries, faire 23208, à compte de six pièces qu'il fait d’après Rapuaëz et Juzes Rowaix, dont les prix ne sont point Pigier cire tuile dVedeneieane 17754 13° 9°
16 mars : à Yvarr, pour desseins et peintures qu'il a faits pendant les trois derniers mois 1686.. 1228h 15°
8 juin : à luy, pour ses appointemens de l’année 1686. D on Get pate ab ice 150
29 juin : à luy, pour les peintures et desseins qu'il a fait pendant les trois premiers mois 1687.. 1116 17°
5 octobre : à luy, pour desseins et peintures, y compris 750% pour ses appointemens du quartier de juillet.
as HI UE CNE Ale times: de MAUR D.
16 mars : à Mosin, tapissier en basse lisse, à compte sur sept pièces de basse lisse. ..... .. 4652#19° 10°
8 juin : à luy, pour ses appointemens de l’année 1686. RE LU EMULE, Mb lis. Loue bol 22 juin : à luy, pour l’ouvrage fait sur huit pièces de tapisserie de basse lisse. .....,....... ho7o!t 14° 9° 5 octobre : à luy, pour avec 454K 3° 2°, pour laquelle somme il luy a esté donné des étoffes, faire celle de 4527 16° 4° pour l'ouvrage qu'il a fait sur douze pièces de tapisserie de basse lisse. .......... Lo73H 13° °° 16 mars : à La Croix, tapissier en basse lisse, à compte sur cinq pièces basse lisse, déduction des étoffes à day vmées 0, dou seu Aux ..... 2h29#9°7° 8 juin: à luy, pour ses appointemens de l’année L'OSBUL LUE SEL RENE cle she. ent ubot 29 juin: à luy, pour l'ouvrage qu'il a fait sur huit pièces de tapisserie de basse lisse. ..... 3841 11° 8° 5 octobre : à luy, pour, avec 454 19° 11% pour laquelle somme il luy a esté donné des étoffes, faire 2683H 1° pour l'ouvrage qu’il a fait sur sept pièces de tapisserie de basse lisse. ........ Né nRtnn de dues 22984 9° 1° 16 mars-5 octobre : à Brancuy, lant pour ses appointemens que pour ses journées d'hommes et drogues de teintureries (3 p.)........... Née E .. 16164 5°
5 octobre : à luy, pour son remboursement de 71 journées d'hommes qui ont servi à scier et polir les pierres qu'employe led. Bsancuy, à raison de 25° par jour, y compris 10! pour des lapis.............., 98# 15°
16 mars : à Kercnove, teinturier, tant pour ses appointemens que journées d'hommes et drogues de teintofelo inst fes encens ss ed Got 13° 8°
8 juin : à luy, pour ses appointemens de l’année 1686. bete 8 RES seine ane HUE RE . 1008
22 juin: à luy, pour ses appointemens, journées d'hommes et drogues de teinturerie.. .... 4754 17° 4%
5 octobre : à luy, pour ses appointemens du dernier CE A D EN PP 379t
A luy, pour son remboursement d’un homme qui luy a aydé pendant led. temps, à raison de 10H par semaine. NUE En ina iee cs be Di bn a 130
A luy, pour six voyes de bois qu’il a acheptées pour la teinturerie, y compris 15° pour une corde de la ci-
PS Rs ES Re 79 15° 16 mars-5 octobre : à CLémenr, chirurgien, pour trois quartiers de ses gages (3 p.)............. «+ 900 A Nivezon, dessinateur, pour trois quartiers de gages (SD s eee JL ÉNIEUS dde ee ee PP. LL À la veuve Barreau, portière, idem (3 p.).... 9225 À Gasparp Tréuer, jardinier, idem (3 p.)..... 300 À Rocnow, concierge, idem (3 p.).......... gooft 5 octobre : à luy, pour menues dépenses faites aux Gobelins. .... diet ordi te 129 8° 8 juin : à ne Sève, peintre pour les histoires, pour ses appointemens de 1686....... POLE TR 200
A Houasse, peintre pour les animaux, idem... 200
À luy, pour le soin qu’il prend des tableaux qui sont
dans l’hostel de Grandmont........... end FOOT À Ançurer, peintre pour les ornemens, pour ses appointemens de 1686...................... 200 A Baprnisre, peintre pour les fleurs, idem.... 200 À VERDIER, AUTO, Me: pee se ddr 200 À Leczerc, graveur, idem................ 300
À Bonxewer, peintre, pour le soin qu’il prend de la conduite et instruction des enfans étudians dans la maiaun:des CABINE. Lee, oasis . 300
Au s° Ferré, prestre eclésiastique de la paroisse Saint-Hipolite, pour idem.................. 15oït
Au Père Anrone Bozpuc, religieux flamand de Picpus, qui cathéchise les ouvriers flamands travaillans ausditz Gobelins. ...... uote adore atdt d 1001
3 aoust : au nommé Gayor, marchand de soye, pour 5o marcs d’or et 201 boltes 5 onces de soye nuancée de
TE ST OP TT OS CPI TE VUS
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diverses couleurs qu’il a livrez au s° Rocnow, pour estre employé aux ouvrages de tapisserie des Gobelins. .... se Part MR LUE Si RORie
28 septembre : à luy, pour 61 boites 3 onces de soye cramoisie et 149 bottes 5 onces de soye nuancée de diverses couleurs, pour idem........... 3204 5° 4
16 novembre : à luy, pour 56 bottes 3 onces de soye cramoisye et 135 bottes 14 onces de soye nuancée de différentes couleurs, pour idem. ....,., 29144 13° 44
5 octobre : à GLuc, pour drogues de teinturerie qu’il a lourmies À. KEBCOVR.4 20,0. 040 0454 43 608
À Demoucsy, pour avoir reblanchi et dégraissé hh1 livres 1/2 de laine blanche d'Angleterre, à 4° la pet 1e HA EEE MOUV EDR 88h 6°
À Mancar, pour 41 livres 1/2 de laine blanche d'Angleterre, à 55° la livre, et 102 livres 1/2 de chaine, à 34 Ja livre... ...... site ne Mae 6"
14 décembre : aux ouvriers qui travaillent aux Gobelins, cy-devant nommez!, pour le payement de leurs appointemens pendant les six premiers mois 1687, suivont astuce hu dion ne SU b-RUOEX . 1475#
Somme de ce chapitre. .... 824854 8° 1°
MAISON DES GOBELINS ET DE LA SAVONNERIE
2 mars : à Jean Guerier, vuidangeur, pour vuidanges de fosses et dégorgement de descentes qu’il a faits aux Gobelins, au mois de janvier dernier. .......,.. hot
6 avril : à Anroine Paris, maçon, pour les réparations de maçonnerie qu'il a fait aux Gobelins et au Jardin Royal en 1686........ J'ro an de. tatit 00e de
10 aoust : à luy, pour avoir démoli un appenti et rétabli les trous des boïs dans le gros mur de lad. maison des Gobelins........... ses DONS te LE ee AT
30 juillet : à Jaques Psnarp, maçon, pour ouvrages de maçonnerie par luy faits aux réparations de plusieurs logemens de lad. maison pendant la présente année... . DR EE NE A SA uisiae +R etes et DO ON A! O7
26 septembre : à luy, pour ouvrages de maçonnerie faits à la Savonnerie. .......... RER 158 14° 9%
2h aoust : à Caarzes- François Jacquer, vitrier, pour les réparations de vitrerie faites à la maison des Gobelins pendant l'année 1686............ 17171 18° 89
28 septembre : à Noëz Marrin, couvreur, sur ses ouvrages de couverture aux Gobelins en 1686 et 1687. LE SPAS Me be SU re A en ED D DO AP
* Rien dans le compte n'indique à quelle sorte d'ouvriers cet article fait allusion.
24 aoust : à Jason, vitrier, pour réparations de vitrerie faites à la Savonnerie en 1686........ 143#t9° 3° 28 septembre : à Trizze, menuisier, pour ouvrages el réparations de menuiserie aux Gobelins en 1686... S 0 6 BTE TO md gts Be sAnub sh otre: 0811492 À Jsax Braxcueron, serrurier, sur ses ouvrages et réparations de serrurerie aux Gobelins en 1686 et 1687. Ab Ne Ne ae CAS PEN ETATS . hot 11°
Somme de ce chapitre ..... 925334 1° At
JARDIN ROYAL
16 febvrier : au s° Dacouin, premier médecin du Roy, surintendant des démonstrations intérieures des plantes et opérations médécinalles aud. jardin, pour ses appointemens pendant l’année 1686.............. 3000.
Au s° Dacouin le jeune, docteur en médecine de la faculté de Paris, pour ses gages de démonstrateur aud. JR cn on er ER REre .. 1900
Au s° Facox, autre médecin\ pour ses gages en la mesme qualité de démonstrateur pendant lad. année...
MERCI MEN NA Ne Mr nee bas ie 0 CIO À luy, pour ses gages en qualité de sous-démonslolo as seb déteste 24 HA CRD dt 1200
Au s° Duvernay, pour ses gages de démonstrateur. . . dE IS LG DRE nds Bip ai sous dot d'elles 208 MER US SOON 27 avril : à luy, pour son remboursement de la dépense qu’il a faite en cinq démonstrations anatomiques aud. jardin, depuis le 1° avril 1686 jusqu’au 1° de ce DL 6 MO DL «6, ie and ete: DROIT 16 febvrier : à Pierre Braupré, garçon du laboratoire dud. jardin, pour ses gages de 1686..... 2004 À Pauz Guarnieuss, autre garçon, pour ses gages sde os d'A Sie be nd Dot dits ie) 200 16 febvrier-12 octobre : à Bremanr, jardinier dud. jardin, pour ses gages des six derniers mois 1686 et neuf premiers 1687 (3 ps). sue ses ere. . 3125 À Garou, portier dud. jardin, pour ses gages pendant led. Aemps-(3 p.)......:.:.,..,,,. . b6att 10° 2 mars : au s° Borpuc, apoticaire, pour son remboursement de la dépense par luy faite au laboratoire dud. jardin pour y faire le cours de chymie pendant l’année dernière, et pour son dédommagement du débris des
vaisseaux qui ont servi aux démonstrations, y compris 5254 de gratification pour son travail... .. 12808 11°
9 mars-3 aoust : au s° pe Tourneronr, à compte du voyage qu’il fait pour la recherche des plantes rares (ap)... 2
6 avril: à Jaques Lepas, dit pu Buisson, maçon, pour
Ras Mn nn aber tele ei Le OO DIT
les réparations de maçonnerie par luy faites à l’ancien appartement du s° Facox et du s° pu Vernay au Jardin MONA 0 EUR SORA A Re 235H5° 7°
6 avril-31 aoust : à CLaune Duvaz, menuisier, pour ouvrages de menuiserie à l'orangerie dud. jardin en 1686 Ft AOBTUR D. MU EN EL Le eee ebre 2304 5°
6 avril : à Craupe PouLain, serrurier, sur ses ouvrages de serrurerie à lad. orangerie................ 75
20 juillet : à Janson, vitrier, sur ses ouvrages de vitrerie aux doubles chassis neufs de l’orangerie dud. jardin en 108052 Mika mener . 64 o° 7°
30 juillet : à Jaques Pixar, maçon, sur ses ouvrages de maçonnerie aux réparalions du laboratoire et autres endroits du Jardin Royal en la présente année. . AUS AR PRO AN LE oLe à
3 aoust : à Nouparr, peintre, sur sa peinture à détrempe aud. laboratoire... ..,,.......... Nosceat
Au s° Dionis, premier chirurgien de Madame la Dauphine, parfait payement de 16998 16° pour remboursement des dépenses par luy faites aux démonstrations anatomiques du Jardin Royal jusqu’en l’année 1681... RU RU ARS RS a D CUT)
24 aoust : à Honoré Durz, ouvrier en ciment, pour un bassin ovalle qu’il a fait en ciment dans le jardin des fleurs aud. Jardin Royal................. 2091 2°
28 septembre : à luy, pour les réparations qu'il a fait au grand bassin du parterre dud. Jardin Royal des plantes, et avoir fait à neuf le petit bassin rond de la nouvelle échole dud. jardin en 1686....... 149 10
A Rosizrarp, plombier, pour avoir fait à neuf la conduitte de plomb du bassin dud. jardin des fleurs... .
NOÉ Ne RU UE VEN EURE 2694 6° 5°
BIBLIOTHÈQUE
12 janvier-16 novembre : au s° THEvENOT, commis à la garde de la Bibliothèque, pour remboursement des sommes qu’il a payées pour les dépenses faites pour lad. bibliothèque depuis le 21 décembre jusqu’au 8 no- Nembre 4087 (ta ip),.n in lists 2276K 17° 7°
12 janvier : au s° CLerx, autre, pour le remboursement de 110 livres 16 schelins sterlinx qu'il a fait payer au s’ Dosxizx, à Londres, pour des livres qu'il a acheptez et envoyez pour lad. bibliothèque, et une médaille de la Prise de Bude pour le cabinet de S. M... 1477 6°
16 febvrier : à luy, remboursement des frais de voiture de deux balles de livres envoyez de Londres pour la Bibliothèque. 4444. 4Ui 2, (RES LUE MS ALEP0"
26 janvier : au s° pe LA Poivre, pour avoir nettoyé et collé sur papier blanc deux cent trente feuilles de desseins originaux des plantes du Jardin du Roy, qui ont esté gravées pour servir à l'Histoire des plantes. 115 a febvrier : au s° CLémenr, employé à la Bibliothèque, pour ses appointemens de l’année dernière... .. 1500
6 avril : au s' Sizvesrre Bosc, pour Île parfait remboursement de 7260 qu’il a envoyées en Levant au s' Gaza, pour y continuer les achapts de manuscripts, médailles, vazes d’agathe et autres curiositez que S. M. a ordonné estre faits pour son service. ...,..... 3260f
13 avril : au s° Dazencé, pour ce qu'il a payé pour deux exemplaires du catalogue des plantes du jardin de Leyden, qu'il a envoyez d'Amsterdam pour la Bibliothèque. 2/44. 44004 PE NA PTS LU APR ltE 11H 8°
28 septembre : à luy, pour plusieurs livres qu’il a en- 306 15° 7 décembre : à luy, pour livres envoyez d’Amster- 128h 5°
21 septembre : au s° Miroin, procureur des Invalides, à compte de la dépense qu’il fait pour les Heures du Boys Las se RL ces Sea ei re 1200
2 novembre : au s° Ferran, pour plusieurs manuscripts grecs qui ont eslé envoyez du Levant par M. Girarpin, ambassadeur à la Porte, pour lad. bibliothèque. . . SRE VINS DRM GR ARE FO tR es 1671
14 mars :
voyez de lad. ville pour ARS Le Se LR
à la veuve Marre Cramoisx, imprimeur, pour la dépense qu’elle a faite à l'impression des deux volumes du Zonare ! grec lalin, in-folio de papier au grand raisain , faisant la suitte de l'Histoire byzantine et du Codex canonum en latin in-folio, mesme papier, de chacun desquels deux livres faisant trois volumes elle a fourni deux cents exemplaires à lad. bibliothèque, y compris les relieures de cinquante-un volumes en veau in-folio et de cinq volumes de maroquin de Levant incarnat don Rue RES NS ET) RER LA MARQUE 64164 12°
Somme de ce chapitre..... 184a1tt 9° 1°
Remise au s' Le Beseue, restant du fonds fait en 1687
pour lad. bibliothèque... ... Ne rodueuie ,. 7980
MÉDAILLES
12 janvier : au s° Ouniner, pour avoir travaillé avec le s' Ramssanr à l'explication des médailles du Cabinet de S, M., à 3 par jour.................... 93
1 Zonare, historien grec du x siècle, dont les Annales furent réimprimées en 1686, au Louvre, dans le corps de l'Histoire byzantine.
Smet
dé ba nt nn à...
Au s° Vincenor, pour vingt-deux journées qu'il a escript à l'inventaire des médailles dud. cabinet, à 3# par jourisshe ER ee dd et oc be ee MR OO
Au s° ou Vivier, pour son payement d’une agathe de trois couleurs, brun, gris et tanné, les deux dernières redoublées, sur laquelle est gravé en relief un Bacchus debout , versant un vase dans la gueulle d’une panthère, livrées. pour le cabinet. ........,.....,.... 345K
26 janvier : au P. Venus, jésuite, pour plusieurs médailles qui ont esté mises aud. cabinet... 1051 o° 8°
Au s° Dazencé, pour quatre médailles d’argent qu’il a nouvellement envoyé de la Haye : la première du Roy de Pologne, au revers de laquelle est un croissant renversé ; la deuxième de l'Empereur, au revers Bude; la troisième l'Électeur de Saxe, el la quatrième une monnoye d’Edouard VI, frappée en 1552, et 224 pour une médaille du Roy d'Angleterre ayant au revers la mort des ducs de Montmout et d’Argil, qu'il a envoyée le agsannier 40806 +15 loi cet ape 6 dans nb
16 febvrier : à luy, pour une médaille de Jeun Hus pal Gmnouée. ei LC Nine Sn ot
16 mars : à luy, pour cinq médailles d'argent envoyées d'Amsterdam, dont deux de l'Empereur, à 3ott la pièce, et trois frappées à Bude, le tout pour led. cabinets 4 6 sad uit irléses
6 avril : à luy, pour une médaille du duc de Lorraine sur la prise de Bude, envoyée de la Haye. ...... ot
A luy, pour une médaille et huit pièces de monnoyes anciennes, envoyées d'Amsterdam. ......... got 14°
13 juillet : à luy, pour une médaille de l'Empereur frappée à Leyde, sur ses victoires de Hongrie, envoyée de It Her 2.1.2 dt he ea ne Ua ON
12 octobre : à luy, pour quatre médailles envoyées de MAR OLORL Ed dteir eee ee te ste arte NU TIS ‘+ _3o novembre : à luy, pour une médaille d'argent où est le buste du Roy de Pologne, et sur le revers le buste de la Reyne, son épouze, et d’une autre médaille du ministre Jurieu , envoyées d'Amsterdam. ...... 34H 9°
7 décembre : à luy, pour deux médailles, l’une du Roy et l’autre du ministre Jurieu, envoyées d’Amsterdamien NS hante ns be LPO Of
26 janvier : au s° Rainssanr, pour plusieurs médailles d'or et d'argent qu’il a acheptées et placées dans le cabinet. dés. Marne le ne Ro NAN
À luy, pour plusieurs pièces de monnoye qu'il a payées au s° Le BLanc pour led. cabinet..... 116 12°
16 febvrier : au s° Héron, pour quatre agathes qu'il a livrées, dont il y en a une grande grise à fond brun,
sur laquelle est une teste de l'Empereur Claudius en reliefs valanti8 oo ane Rens “nds. 091 6 avril- 21° décémbre : à luy, pour agathes gravées, médailles et monnoyes (4 p.)......:........ hosot 16 mars-3 aoust : au s° Vizaiv, pour monnoyes anciennes, médailles et pieds-forts d’or, qu’il à fournis (nb cout spip Ra er ne post Dr 16 mars : au s° D£ Sainr-Jacques, pour trois médailles d’or pesant 1 marc ! onces.2 gros...... 1199 15° 31 mars : au s° Bosc, pour deux agathes, l’une représentant la Félicité et la Paix, et Vautre Élisabeth PT CE TS A DT RE PER PR À: OL 17 aoust : à luy, pour deux agathes, l’une blanche moderne, représentant en relief Europe enlevée par un taureau, et l’autre antique, représentant le buste d’une femme ailée, qui est la figure de la Victoire. . .. 5734 * 31 mars: au s' Bonner, pour plusieurs pelites médailles et monnoyes qu'il à fournies... ..... 291 10° 31 mars-20 juillet : au P. ou Mouwer, pour son payement de livres, manuscripls, médailles et monnoyes qu'il a fournis aud. cabinet (2 p.)......... 720 10° 6 avril : au s° abbé Bizor, pour plusieurs médailles d’or el d'argent par luy fournies aud. cabinet. . 1962 29 juin : à luy, pour deux agathes, l’une d'Orient antique de Marc Antoine et Cléopâtre en relief, et l’autre de {rois couleurs, ouvrage grec antique, gravée en relief d'une teste. d'Hercules. ais le ae oies à 28 ee 1981 20 juillet-21 décembre : à luy, pour plusieurs agathes el médailles choisies fournies aud. cabinet CB DA re ur nue dt. Duo i TON ON G avril : au s° Perir, pour plusieurs médailles fournésraide CAbinel eh nb niRe Lies Ur ol lb may : au s° Danzrz, pour quatre vazes, dont deux de grenat oriental garnis d’or, et deux de jaspe oriental GARE DOS 2 Mel PARLE | RNNEOR 28. aux: hoot 20 juillet : au s° Tonerry, pour plusieurs médailles antiques et agathes qu’il a livrées. ........... got 20 juillet- 14 décembre : au s° Le Bzanc, pour plusieurs médailles et monnoyes d’or et d'argent (2 p.)... RE AU A ne A he nodiobe ft ect TOGO!
30 juillet : au s° Dunaine, pour une grande agathe ovalle représentant un Roy maure, et une autre petite représentant Mars et Vénus, de trois couleurs... g2ot 3 aoust : au s° Bezze, orphèvre jouaillier, pour huit bordures d’or émaillé qu'il a fait pour huit agathes pour led, éabinet 2,044. 151709. a 28 septembre : à luy, pour six bordures d’or émaillé qu'il a fait pour des agathes, pesant 1 marc 1/2 once
IMPAIMERIE NATIONALE.
1/2 gros 27 grains d’or, à 53H l’once, y compris la LU tee PME PPS PTE . 1393 15° 10°
12 octobre : au procureur de l’abbaye Sainte-Geneviefve, pour plusieurs médailles et monnoyes qui ont esté fournies pour led. cabinet. .............. 297
5 janvier : à Louis Dausancourr, gainier, pour huit grandes tablettes de médailles modernes pour mettre sous le lit de repos du cabinet de S. M., et autres four- 324 7°
23 febvrier-6 avril : à luy, pour quarante tablettes à mettre des médailles, à raison de 11# Ja pièce (a p.)...
NIPANEAL NE LULU RS RATS RU RS
RER RE ML RTE, Diaiareliitene at id RAS ... hot
20 juillet : à luy, pour douze tablettes à mettre les jetons de S. M., y compris trois journées qu'il a travaillé aux tablettes des agathes du cabinet. ..... 168 . 31 aoust : à luy, pour façons et fournitures qu'il a fait pour la cassette des médailles modernes de S. M... RAR en PARA de D eds déc ho3# 10°
12 octobre : à luy, pour neuf tablettes. ... 74 10°
2 novembre : à luy, pour avoir travaillé aux tablettes des médailles modernes pendant dix journées, à raison de TAN Dar TOUT ee Mb ce pes tasse °HAON
23 febvrier : à Pan, marchand papetier, pour le papier et autres fournitures qu'il a fait pour led. cabi- 11, AMAR EN DA bee UN a oi NN TOP.
23 febvrier-21 décembre : au s° Ounier, travaillant avec le s° Rarnssawr à l’explication des médailles, depuis le 8 janvier dernier jusqu’au 8 décembre, à 3# par jour
RES, RREEE De ie SA et tes rer de 10091 À Vincenor, pour avoir escrit à l'inventaire desd. médailles pendarit led. temps (11 p.)........... 837"
22 juin-21 décembre : au s'° ps Lasoye, pour avoir escrit à l'inventaire des médailles depuis le 1° avril jusqu’au dernier novembre, à raison de 3% par jour (NS SES M Ne ee dede EU
14 décembre : à Carpentier, marchand, pour douze aunes de velours blœu qu'il a fourni pour garnir des tablettes de médailles, à raison de 20 laune..,.. 24ot
Au s° Rawssanr, remboursement de la menue dépense
qu’il a fait pour led. cabinet. . ... RASE Me 1
À Berwacue, relieur, pour plusieurs livres qu'il a reliés pour'1ed Cbinët. 0 RON OM T9"
Somme de ce chapitre. ... 34954 10° 7°
ACADÉMIES DES SCIENCES ET FRANÇOISE
12 janvier- 13 juillet : aus’ Boyer, trésorier de l’Académie françoise, pour les provisions de bois, bougie et
transcriptions de cahiers pendant les six derniers mois 1686 et six premiers 1687 (a p.)..... SA RS LL
3 febvrier-22 juin : au s° Coupzer, pour plusieurs menues réparations et dépenses faites à l'Observatoire depuis le mois de juillet 1686 jusqu’au 1° avril 1687 (a piho ii AL iaaRe Res 1674 13° 31
16 febvrier : à luy, pour menues dépenses faites pour les exercices de l'Académie des sciences pendant les six derniers mois 1686............, 65H 18° 6‘
a mars-26 octobre : au s° Perrr, pour 6120 jettons d'argent, pesant 188 marcs 9 onces 14 gros 1/2, à 34H le marc, qu'il a livrez au s° Boyer , lrésorier de l’Académie françoise, pour distribuer pendant la présente année 1687 (AE qu Ve DE A ARR EE 6438 18° 2°
16 mars : au s’ BourDeuin, appariteur, pour son remboursement des dépenses faites au laboratoire pour l’Aca- 649% q° 6 avril: au s° Marcnan, pour les menues dépenses par
démie des sciences pendant l’année 1686....
luy faites pour la culture du petit jardin des plantes et pour les exercices de ladite Académie des sciences en 10806 DR AU AS ss 90
À SereneLowGe, portier de l'Observatoire, tant pour trois années de ses gages escheues le dernier mars dernier, à raison de 150! par an, que pour son remboursement des justaucorps des livrées de S. M. qu’il a eus pendant led. tempé, .:.:.44044 40, 40052 63: bhoît
13 avril : à AnDré Gérarv, coutelier, pour les instrumens qu'il a fourny servant à la disseclion des animaux pour les exercices de l’Académie des sciences. A5
3 aoust : à Axpré-GuizzaumE Géran» fils, coutelier, pour avoir fait et racommodé plusieurs instrumens servant aux dissections et expériences d’anatomie. 24 7°
3 aoust : à Taurer, horloger, pour une machine paralactique servant aux observations, el pour avoir racomodé une pendule à seconde à l'Observatoire... . 180
À Cnaporor, pour plusieurs cercles qu’il a fourni aux sieurs Cassini et pe LaniRe, et avoir racomodé la machine paralactique servant ausd. observations. ........ of
28 septembre : au s' Oupor, pour remboursement des frais et dépenses par luy faits pour la musique de la messe célébrée au Louvre le jour de saint Louis pour M": de l'Académie françoise. ................ 300f
Q novembre : à Louis Le Cowre, pour le bois, bougies et transcriptions des cahiers de l’Académie des inseriplions pendant les trois derniers mois 1686 et six preniet mOSRSL VAN ANR RUN, ut 60
CHASTEAU DE MONCEAUX
MAGÇONNERIE.
19 avril : à Francois Desarneaux et consors, maçons, pour avoir rétabli les trois arcades du pont de l’avantcour vis-à-vis la principale entrée du chasteau de Mon- COUR en SU tee RU NRA PO EAME of
27 avril-7 décembre : à eux, à compte des matériaux dont ils font provision pour les réparations à faire au chasteau én 2667 (Do pe o 2oiRe 10800t
7 septembre : aud. Desanneaux, pour les réparations par luy faites aux murs de closture du petit parc de Monceaux du coslé de Meaux............... 3534 3° 9°
Somme de ce chapitre... .. 11223 3° 9°
CHARPENTERIE
26 octobre-14 décembre : à Pierre Lavaux, charpentier, pour un plancher fait et fourni à la chambre du Roy et autres ouvrages de charpenterie faits pendant la présente année:(a p.). ,......,:....... hihi 10°
COUVERTURE
6 avril-7 décembre : à CLaupe pu Var et Simon Bsça, couvreurs, à compte de leurs ouvrages de couverture d’ardoise au chasteau de Monceaux (4 p.).... 2260
17 aoust : à eux, ayant l’entretenement des couvertures dud. chasteau et des bastimens qui en dépendent, pour leurs gages à cause dud. entretenement pendant une année et demie finie le 11 avril dernier, à raison de BETA CE 0: APN IPEINPERRTE SANT MAIL 525
Somme de ce chapitre.......... 27854
SERRURERIE
30 juillet-5 octobre : à Nicoras GaveL, serrurier, à comple de ses ouvrages de serrurerie aud. chasteau tb pos ei Med pee ad Dé. RS ARE Liu,
SCULPTURE
30 juillet : à Rocuerte et consors, sculpteurs, à compte des ouvrages de sculpture qu'ils font aud. chas- LOAU, RP EN PR RSR pa NE RAT 10001
PLOMBERIE
21 septembre - 16 novembre : à Jaous Lucas, plombier, à compte des plombs qu’il fournit pour led. chassou (Sin ide Made den viob ape 2700
PAYÉ
7 septembre : à Rocrann Gurszarp, paveur, pour 23 thoises 1/2 de pavé à chaux et ciment qu’il a fait sur le pont de Favant-cour du chasteau de Monceaux, à raison de 20° par thoise pour la main d’œuvre...,.. Re dt A EN AE ANIME Ed. à
ROLLES D'OUVRIERS
5 janvier -7 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à diverses réparations aud. chasteau depuis le 26 octobre 1686 jusqu’au 29 novembre 1687 (9 p.)...... 9324 11° 8°
14 décembre : à Deceune, pour 5 thoïses de moilon qui ont esté employées aux réparations des murs du petit parc de Monceaux du costé de Meaux, à 12ft la (orne MR ES RSR ee ete. 6ott
Au maistre d'école de Monceaux, pour 350 toises de glassis qu’il a fait faire au pied des murs de closture du petit parc, tant par dedans que par dehors, pour esloigner les eaux du pied desd. murs, à raison de 18° la toise courante............... VDM URE De 26 9° 6*
Somme de ce chapitre... ..... 864 9° 6°
COUVENT DE L’ANNONCIADE DE MEULAN
MACÇONNERIE.
13 avril-19 octobre : à Anasse, maçon, parfait payement de 3152 10° 4%, à quoy montent les ouvrages qu'il a fait au couvent en 1685 et 1686 (2 p.). a AN 8 Ha Diodes UE ot do
10 aoust-28 septembre : à luy, sur les réparations de maçonnerie, charpenterie et couverture (2 p.)... à ete (der 2 de quete be iite ce dot noie 1100
16 novembre 1687-25 janvier 1688 : à luy, sur la maçonnerie qu’il fait au cloistre dud, couvent (2 p.)... AS MER A DELA Dada Ta ue eune 4 1000
25 may: à SELLIER, entrepreneur, à comple des ouvrages de maçonnerie qu’il fait au nouveau couvent de lAnnogsiade.s: sie, à so ie d'ag Eli és NON
12 octobre, à François Guizraume, carreleur, parfait payement de 575# 10° 8°, à quoy montent les ouvrages de carreau qu’il a fait aud. couvent. 1254 10° 8*
Somme de ce chapitre........ 4178 1°
Remise au s° Le Besçus , restant du fonds fait en 1687 pos Monlon in nds Ko, du di h993
CHARPENTERIE
30 novembre : à CLaude Hus,- charpentier, parfait payement de 150, à quoy montent les ouvrages par luy faits au beffroy, hunes et baudriers des cloches dud. cou-
LEE DR) OS ANR RE EEE LAPRIR PRSS MEN ENS RSR A Peso Lu
MENUISERIE
13 avril 1686-95 janvier 1687 : à Lecrrau, menuisier, à compte des ouvrages neufs de menuiserie qu'il a faits et posez à l’église et au chœur et chapitre dud. cou- FOND ee à Laden NS ER goott
25 may-12 octobre : à Jean Mapizze, menuisier, parfait payement de ses ouvrages de menuiserie aud. couvent en 1685 et 1686 (2 p.)....... ... 234 10°
12 octobre : à Taomaiv, menuisier, à compte de ses
ouvrages de menuiserie aud, couvent........ .. 6ootf
SERRURERIE
13 avril- 12 octobre : à Prerre Barser, serrurier, parfait payement de 705% /° 6°, à quoy montent ses ouvrages de serrurerie aud. couvent en 1685 et 1686 (2 p.)....
SE DE SACS LU De ds DA eut 3054 4° 64 10 aoust : à luy, sur ses ouvrages et réparations de serrurerie aud. couvent en 1687............ 78h5°
22 juin : à Curor, serrurier, sur ses ouvrages de serr'urerIe AU COUT AL De ee career DDON
Somme de ce chapitre. ...... 8834 9° 6°
VITRERIE
13 avril-12 octobre : à Louis Ausrux, vitrier, parfait payement de 234ït 6°, à quoy montent ses ouvrages de vitrerie et grosse peinture au couvent en 1685 el 1686 ALT PRE NS EE RENDRA TERRE 84 6°
16 novembre : à luy, sur ses ouvrages et réparahot 8°
tions de vitrerie aud, couvent en 1687.......
Somme de ce.chapitre. .......
PAYÉ
12 octobre : à CLaune Touron, payeur, parfait payement de 660! 17° 4°, à quoy montent ses ouvrages de pavé aud. couvent en 1685 et 1686..... 260% 17° 4°
ACADÉMIE DE PEINTURE ET SCULPTURE
DE ROME
13 janvier : aux s® Bosc et Dusaucr, pour leur remboursement de pareille somme contenue en une lettre
de change qu'ils ont fait payer à Rome au s° DE 14 Teunère pour employer aux dépenses de lad. Académie.
EN De EN se Ta lee ee I ONT 27 avril : à eux, pour une autre lettre de change payée à Rome: i:4:,% 248 SN RE LPS LPS *. 7700!
15 juin : à eux, idem......... Net AUS hoooï 17 aoust : au s' CLerx, pour remboursement d’une lettre de change qu'il a fait payer à Rome. ...,. 5500 19 octobre : à luy, pour idem. ............ 6600 2 novembre : à luy, pour idem............ 7700 Somme de ce chapitre... ...... 37oooti
Remise au s° Le Beseue, restant du fonds de 1687... 120001
nn ss CRC
ACADÉMIE DE PEINTURE, SCULPTURE
ET ARCHITECTURE DE PARIS
5 janvier-14 décembre : au s° Beausrun, trésorier de lad. académie, pour lentretien d’icelle pendant les deux derniers quartiers 1686 et les trois premiers 1687 OT D PA NA Ma En 0) Lper a 7500
26 janvier : aux s°” Bruann, Dorsay, Buzzer et Fécr- BIEN , architectes du Roy, pour leurs assistances aux conférences de l’Académie d’architecture pendant quinze jours des mois d’octobre, novembre et décembre 1686, à raison d’un louis d’or par jour pour chascun. ..... 6gott
19 avril: aux s° BruanD, Dorsay, Buzzer, De LA Hire, DE Corre et FéuiBien , architectes, pour leurs assistances aux conférences pendant le quartier de janvier, febvrier été mare A 2e Reine M PS SANG BTE 747 10°
13 juillet : aux s° Mansarn, Bruann, Dorsay, Buzzer, DE LA Hire, DE Corte et FéLiB1EN, pour idem pendant le quartier d'avnils. sui... SAP E 0 + , pal
26 octobre : aux s"° Bruanp, Dorpay, BULLET, DE LA He et FéuBien, architectes, pour idem pendant le quartier de juillet. . ... LAER EU ee dt QD
Au nommé pe La Brie, pour le bois, bougies et autres menües nécessitez qu'il a fournies pour l’Académie d'architechate. 5, . ordis SH LS UT -MO OU
Somme de ce chapitre. .... 10486 10°
GRATIFICATIONS AUX GENS DE LETTRES
19 octobre : au s° Racine, par gratificalion, en consi-
dération des ouvrages qu’il compose et donne au public, pour l’année dernière 1686....... PES ARS ARS . 2000 Au s° pe LA Cuapezre Bessé, par gratification, pour
TH He
lad. année 1686, en considération de son application aux 15ooî
belles-lettres.. .
Au s' Ranssanr, aussi par gratification, idem.
sn
CPC CC
Au s' CHARPENTIER, idem...
Au s' Despréaux, idem. .
Au s° abbé TazLEmanT, idem... ..
Au s' abbé GazLoys, 2dem......
Au s° Féumten, historiographe, en considération du
ti 2000
attends: 2 etes
se ne Re OR OON travail qu’il fait pour l’histoire des Maisons Royalles.…. .
ns mo
Au s° pe La Hire, mathématicien, en considéralion de la connoïssance qu’il a des mathématiques, astronomie et DÉOMÉME. adidas en ral den nn OO
Au s° Borezt1, en considération de son application à 14 pliique. ‘4 2 nat de ele otic eOdON
Au s° pu Verxay, anatomiste, 1500 par gratification, en considération du travail qu’il a fait à l'Académie des sciences, et 6oot pour l'entretien d’un garçon pendant l'année 1686.....,.,.......,..,. 9100h
Au s° Quinaucr, par gratification, en considération de son application aux belles -leltres. .......... 15oot
Au s° Drppy, interprette en langue arabe, pour ses gages pendant lad. année 1686.....:....... 1900t
19 octobre : au s° nx LA Croix, père, interprette en langue fanquess nn et ni SON
26 octobre : au s° Cassini, mathématicien, pour ses appointemens pendant lad. année 1686....... gooo
Au s° Doparr, par gratificalion, en considération de la connoïssance qu’il a des mathématiques. . .....:1500o
Au s° Bourpezin, 1dem, en considération de son travail pour l’analize des plantes. ............. 15oot
Au s° MarcnanD, idem, en considération de l’histoire naturelle des plantes. ...:,.,..,..... Mo O0
Au s° Perrauzr, médecin, idem, en considération de la connoissance particulière qu’il a des mathématiquési sr rte dde a AM AQU DEEE TO ON Au s° Daresme, ingénieur, idem, en considération de Goott
Au s° SépiLeau, élève mathématicien, en considéra- 1 Là
plusieurs machines qu’il a inventées..,.......
tion de son application aux mathématiques. .... 5oot hooït Au s° Dunanez, secrétaire de l’Académie des sciences, pour ses soins pendant lad, année 1686....... 15oot Au s° Courzer, concierge de l'Observatoire et commis
Au s° Porenor, autre, idem. ....:......,...
à la garde et entretien des instrumens et machines de lad. académie, pour ses gages en lad. qualité. .. 5oott Au s' RozLe, en considération de la connoïssance qu’il a de la géométrie et des nombres. ........... Au s' Leregvre, |. ARPRRENONS RFA CRU 6
Hoott
ANNÉE 1687. — DÉPENSES DE TOULON ET MARSEILLE
Au s° pe CGusser, en considération de la connoissance qu’il a de l’astronomie, géométrie et des mécaniques. 300ft
Au s° Meni, en considération de son application à la
ss som nm
phisique, histoire des animaux et dissections pour 1686.
Au s° Cuasrizcon, dessinateur des dissections d’ani-
som
maux et de plantes, en considération de son travail. . hoof
sen mn
16 novembre : au s° pu CANGE, en considération du travail qu’il fait à la bibliothèque de S. M..... 2000
Somme de ce chapitre. ....... hhgoof
DÉPENSES DE TOULON ET MARSEILLE
26 janvier : au s° pe Lusenr, trésorier général de la marine, pour son remboursement de pareille somme qu’il a payée pour l’entrétien du jardin royal de Toulon, pendant les six derniers mois 1686, y compris 200! payez au s° Puser, sculpteur de Marseille, outre 275ott qu'il a reçeus en 1683 et 1684 à compte des 3ooot qu'il doit recevoir pour le travail qu’il s’est obligé de faire au bas-relief d'Alexandre pour S. M....... 1008 3°
16 novembre : à luy, pour lentretien dud. jardin royal pendant les six premiers mois 1687, y compris 1144H pour l'achapt et voiture, de Gennes à Toulon, de plusieurs oignons et cayeuls d’hiacintes romaines pour peupler la pépinière dud, jardin. ........ 92106#10°
a mars-13 avril : au s° pe Turmenyes, trésorier général de l’Extraordinaire .des guerres, pour ce qu'il à fait payer à Marseille au s° Cameron à compte des nolis, voitures et autres frais qu’il fait pour trois cents pieds d’orangers qu’il fait venir pour le service de S. M.
29 juin : à luy, pour ce qu’il a fait payer à Marseille
mate st ofR dau le à AU SOON
au s° DE Lorue pour la voiture, d’Arles à Lyon, desd. trois cents orangers pesant 1615 quintaux 5o livres, poids de marc, à raison de 30° le cent..... 2ha3tt 5°
Q mars : au s' ALvarez, parfait payement des frais faits par le s° Ausenr, de Gennes, à deux caisses de marbre envoyées de Livorne, par la voye de Gennes, à Saint-Malo, dans lesquelles sont des figures de marbèe pour le service de S. M....... D EURE ICE AE 174
22 juin : à Anroine Cuassix, voiturier, pour la voiture desd. trois cents pieds d’orangers de Lyon à Paris, pesant 36334 15° Au s° Cameron, par gratification, en considération des
1600 quintauls, à A5°le cent...........
soins qu’il a eus et des frais extraordinaires par luy faits pour l’achapt et voiture desd. orangers ........ goott
Somme de ce chapitre... ... 295864 13°
LOYERS DE MAISONS
3 janvier : au s° pe FrancuiEu, pour son remboursement du loyer du logement qu’il a occupé à Buc pendant vingt-deux mois finis le dernier décembre 1686, à raison de 55 escus par an............... 3174 10°
19 janvier : à la dame p’Asrric, pour une année, écheue le dernier décembre 1685, du loyer de deux
maisons sçizes à la Halle-Barbier, à Paris, occupées par
les Momsquetaines., si ue ent 6 te 5oott Aux héritiers de la veuve Perrier, pour pareil loyer de deux maisons occupées idem.............. 5ooït Au s° Chevalier HoueL, pour le loyer de deux mai- SONS TAPIE M AUDE Nr ARR ns AR 360ott À la veuve Massonwer, idem........ FSU 36ot Aid Veuye ROGER 1022 ua ue ML Cote 360
23 febvrier : à M. le Coadjuteur de Rouen, pour une année, écheue le dernier décembre 1686, du loyer de deux maisons à luy appartenantes rue Vivien, occupées par la bibliothèque de S. M................ 5ooof
2 mars : à la veuve Bezzrer, jardinier, pour le loyer de la maison qu’elle a occupée à Saint-Germain pendant l'année dernière. dus. uses Are 150
16 mars-12 octobre : à Larteux, pour quinze mois du loyer d’une chambre pour loger les deux derniers gondoliers du canal (3 p.)............ ris 131h
31 mars : à la dame Connuez, pour une année du loyer, écheue le dernier décembre 1686, de neuf maisons qui luy appartiennent sçizes à la Halle-Barbier, occupées par les Mousquetaires de S. M., à raison de 180 par AUDRMRS edianiboetsenorsmaisumes 1620f
Au s° Corn, curé de Marly, pour le loyer de la maison occupée par le s° Ruzé aud. Marly, appartenant à la fabrique, pendant l’année 1686.............. 6ott
27 avril : à Jeax Meusnier, pour le loyer d’une
chambre pendant lad. année. ..........,...... 30 :
29 juin-Q novembre : aux enfans du s° Penir, pour dix-huit mois, finis le dernier juin dernier, du loyer d’une maison sçize à Versailles, occupée par le s° LEFEvRE, contrôleur (ap)... .404. AREA ETS à res OO
29 juin - 14 décembre : au s° pe Pourrincourr, pour une année, echeue le dernier décembre 1686, du loyer de la maison, escurie et manège occupez par les officiers et pages de la grande escurie à Paris (2 p.).... 6100f
13 juillet : au s° pe SaintTE-CATHERINE, pour deux
‘années de son logement d’Eslencour, à 150 par an..
RARE LE SAT OR RIRE e AN AUTRE aie 00
REMBOURSEMENT DE REDEVANCES
16 juillet : au receveur des consignations du Chaslelet de Paris, 162! 10° pour distribuer aux créanciers de M. le duc »£ Foix et de Madame son épouse, pour le supplément des intérests, depuis le 21 avril 1684 jusqu'au 21 de ce mois, de la somme de 13000, à laquelle monte le prix principal de lhostel de Foix, sçis à Fontainebleau, dont le fonds a esté fait et le payement ordonné le 26 janvier dernier, ensemble de la somme de 1990 pour les intérests jusqu’au 21 avril dernier, lesd. 1698 10° estant pour ceux echeus depuis led. jour 21 avril jusqu’au 21 de ce mois que la consignation a esté ordonné estre faite par sentence du Chastelet de Paris dira" do ce mois ni, ii res 169 10°
MANUFACTURES DE DENTELLES DE FIL
12 janvier-2 febvrier : au s° Maury, à compte de la dépense des six premiers mois de la présente année pour l'établissement des manufactures de dentelles de fil dans les villes de Tonnerre, Laignes et Noyers
EE RÉ De) a Me rte 7h78 5° 2 febvrier : à luy, par gratification, en considération des soins qu’il a pris dud. établissement. ..... 1200
23 mars : à luy, à compte de la dépense à faire pour l'établissement d’une manufacture de dentelle de fil à Chastillon-sur-Seyne.. ................... 3000
19 avril : à luy, à compte de la dépense à faire sur celles de Tonnerre, Laignes, Noyers et Chastillon-sur- SCIE SAS LR LE Rene Ar 10500
21 septembre : à luy, tant sur lad. dépense que sur celle de la nourriture des pauvres orphelines desd. villes de Noyers et Chastillon................... 8000
28 décembre : à luy, pour faire le parfait payement de 30783 13°, à quoy monte la dépense par luy faite aux élablissemens desd. manufactures et 2000 pour ses soins et ceux de sa famille pendant la présente ANUOe LOTS EU SAS Ne CT ie th er use 3800 8°
Somme de ce chapitre... ... 339831 13°
PLANTS D’ARBRES, ETC
12 janvier : à Jean ne Louer et Jean Couuinor, jardiniers, pour huit cents ormes qu’ils ont fournis et voiturés de leurs pépinières pour planter à la ceinture du grand parc de Versailles du costé de Trapes, pendant le mois de décembre dernier ......... NT haot
9 febvrier : au nommé ne Héron, voiturier, pour avoir voituré de Toulon, d'Avignon et de Lion cinquanteune caisses plaines d'oignons de fleurs pour les jardins des Maisons Royalles...... FERA RE 10094 15° 6°
Q mars : à Pierre BonneGenr, pour deux cents boltes de buys de bois, de 3 pieds 1/2 de tour, pour planter dans le jardin du Palais-Royal à Paris, et sept cents bottes pour le jardin du chasteau de Versailles... 3154
À Esrienxe FerrenD et consors, pour avoir voituré des -
ormes, chicomores, arbrisseaux verts et à fleurs aux jardins et parcs des Maisons Royalles, et divers ouvrages et fournitures par eux faits au jardin de la Pépinière du ROME Et Fa ei MN MR A Lee 3434
23 mars : à Gervais, Le Ror et consors, pour avoir levé dans les pépinières de S. M. à Versailles 260 milliers de petit plant de chesne, les avoir voiturez dans le 146% 10°
6 avril : à eux, pour avoir levé quatre-vingt-douze
jardin de Marly, et autres ouvrages.....,...
miliers de pelit plant de chesne et en avoir voituré cent soixante-quatorze miliers dans le grand parc de Versailles et dans le jardin de Marly, y compris vingt-trois bottes de paille fournis pour conserver les moltes de la grande charmille qui a esté levée dans la pépinière au-dessus de Roqéancoutt. .,.....4.,.,, D AUS CARRE SRE 71 15°
23 mars : à Jean Dior, jardinier, pour cent quatre bottes de buys de bois qu’il a fourni et voituré pour planter le parterre dans le petit jardin entre l’orangerie de la Surintendance de Versailles, à raison de 7° la beta sde mue à CAE et nb D Lis 364 8°
6 avril : à M. Cuauvezin, intendant de Picardie et d'Artois, pour ce qu'il a payé de l’achapt et voiture de 3532 jassées, 15 pensées jaunes, 150 campanelles, 6 espatiques doubles, 1028 espatiques simples, qu’il a envoyées pour planter dans le jardin de Trianon... Nr Sont 20 CN
1° juin : à Micuez Bcoquère, jardinier, pour cin-
quante-cinq miliers de petit plant d’aulnette, trois mille sept cents de petit plant de fresne et cinq mille de petit
ANNÉE -1687.— PLANTS D'ARBRES, ETC
plant de boursault qu’il a livré pour planter dans le grand MR in dune ee ni HU Ce EN Une De . 249
15 juin : à M. Ducué ne Bacenos, inlendant en Flandres, pour ce qu'il a payé de l’achapt et voiture de 451 pieds d’espatiques, 700 jassées et 200 pensées jaunes envoyées de l'Isle pour Trianon.... 3g1# 16°
2 novembre : au s° Chevalier Trery, remboursement de pareille somme par luy avancée pour la voiture, de Tournay à Marly, de neuf lauriers venus d’Anvers pour DNS LR RONA UE Re :.. 207176!
16 novembre : au s° Tarruis, commis de la poste à Compiègne, pour 158 muis de gland qu'il a fait amasser dans la forest de Laigle pour semer en pépinière à Versailles, y compris la voiture jusqu’au pont de MAL ie 00 Se SOU A RAR Re 2914 18°
Au nommé Lion, pour avoir fait cueillir sur les montagnes aux environs de Grenoble des pommes de graine de piscéas pour remplir quatre caisses de cinq pieds de long pour semer dans la pépinière du Roule, y compris la voiture. ...... LAS EEE LEE EUR 63 6°
À Jean Caevarier, jardinier, pour 106 livres pesant de de graine d’ifs qu'il a pris dans le jardin de M. ne Mari- 6xon, à Torigni, proche Caen, pour semer dans la pépinière du Roule, y compris la voiture. ..... 65 17°
19 avril : à Jean Le Roy et Nozz Houisre, pour avoir voituré, de la pépinière du Roule et autres endroits des environs de Paris aux jardins et parcs des Maisons Royalles, 387 ifs, 5o pisséats, 800 arbres à fleurs, 102 pots d’immortelles, 75 talaspicqs, 3976 primeverds, 750 véroniques, 2550 matrequaires, 1000 mufles de lion, 5oo jassées, 1800 coquelourdes, 7850 marguerites, 1000 oreilles d'ours, 5302 toufes de violettes, 2000 iris, 300 campanelles, 8 hottées d’immortelles, 12 caisses de tubéreuses, 37 giroflées en pots, 6 manes pleines de plantes de fleurs, envoyées de Picardie et d'Artois, et pour avoir fourni 50 demi-queues, 27 muids de futailles et 60 livres pesant de cloud pour faire des caisses à lad. pépinière du Roule......... 681 18°
13 juillet : à eux, pour la voiture, de la pépinière du Roule à l’orangerie de Versailles, de 82 caisses de mirthes, lo orangers et de 60 orangers voiturez de lad. pépinière à Mont-Louis, et ce pour le P. La Cnaïse. os SUR à METRE SAT ME 0 da UE Ces CS DRM
19 octobre : à eux, pour la voiture de 52 orangers, venus du chasteau de Verneuil, depuis le port de Marly jusqu’à l’orangerie du chasteau de Versailles... .. 23aft
2 novembre : audit Le Roy et Cnanzes CHRémen, pour 1 voitures chargées d’arbrisseaux, plantes et oïgnons de fleurs, venus de la pépinière et autres en-
droits pour planter dans les jardins de Versailles et APE à ne ne Dane nee We tue 330h
29 juin : aud. Houisre, pour 150 voitures par luy fournis par terre, du port du Guichet, à Paris, jusqu’à la pépinière du Roulle, de plusieurs pieds d’orangers et autres frais et dépenses qu’il a faits pour décharger et encaisser lesd. orangers. ................ 48448 9"
k may: à Esriexne FerranD et CuarLes CRESTIEN, voituriers, pour avoir voituré de divers endroits au jardin de Trianon et à celuy du chasteau de Maintenon 290 ifs, 765 giroflées doubles, 8 rosiers muscals, 16 jassemins , jonquilles et autres fleurs. ... 3274 15°
7 septembre : à René Conesragce et consors, pour 2h1 bottes de perche de chataigner qu’ils ont fourni et voituré pour faire des pieux et des lattes pour fermer les pépinières proche Chèvreloup, Saint-Antoine EU ET 1 OO PRES ES NPA 144 19°
21 septembre : à Esrienxe Mercier et consors, pour avoir arraché et voiluré 7100 arbres morts, qu'ils ont pris dans les remises à gibier dans la ceinture du grand parc et dans les avenues dépendantes de Versailles, pour clorre trois pépinières proche de Gallye, de Chèvreloup et de Saint-Antoine, pour les conserver des bestes FANS re Dee RENE Mad deutsch 1hott
5 octobre : à Jean Asseun, dit Lepru, charpentier et voiturier par eau, pour avoir voituré , du chasteau de Verneuil jusqu’au port de Marly, cinquante-deux orangers pour AT Pau alu pe ue na 16
7 septembre-5 octobre : à François Porrier et consors, jardiniers, parfait payement de 934 loises 1/a courantes de treillages d’ormes morts et de perches de chastaigner qu’ils ont fait pour les clostures des pépinières proche Chèvreloup, Saint-Antoine et Gallye, pour les conserver des bestes fauves, à raison de 6° la thoise QUE CT EL LE DR NUL: MIT 2 ER Ne d 280 7°
26 janvier : à Jean Frans et Jean pe Laranpe, jardiniers, pour avoir fait arracher 792 arbres dans la pépinière de Saint-Germain et pour 25 miliers de petit plant de chesne qu'ils ont fourni pour planter dans la plaine entre Marly et Roquancourt......... 99 10°
16 novembre : aud. Frans, pour avoir fait décharger au port de Marly 158 mines de gland de la forest de Laigle, et les avoir fail voiturer à Versailles. 25% 19°
19 janvier : au s° pe Lerès, parfait payement de 38724, à quoy montent 4ooo ormes et 2000 bois blancs de la grande espèce, qu’il a fournis et fait voiturer pour planter dans les parcs et avenues des Maisons Royalles. EE LRU ARTE U ES SRE MEN AGAIN ES at Sema
15 juin : à luy, pour l’achapt et voiture de six cents
ormes qu’il a envoyez-de Flandres et d’Artois pour planter dans les parcs de Versailles et Marly... .. 466K 10°
9 mars : à Jaques JuzLIenE, pour 19h chicomores et 7 maronniers d'Inde qu’il a fourni pour planter à la teste de la grande pièce d’eau de Versailles, et 10 pruniers et 6 peschers pour planter dans le jardin de la Chancellerie, aud. Versailles. . . .... etat M0 47"
9-30 novembre : à Louis Germain, parfait payement de l’achapt et voiture de 374 miliers d’ormille prise à Rouen, 208 miliers de charmille et 186 miliers de bouleau, le tout pour planter dans les parcs et jardins des Maisons Royalles (2 p.)............. 14344 9°
12 janvier : à Jaques Husy et consors, jardiniers, pour 1956 ormes, 1700 chicomores et 100 lillots de Hollande qu'ils ont livré pour planter dans les pares et avenues des Maisons Royalles, . ...... ... 20681 18°
19 avril : à luy, pour 383 arbrisseaux à fleurs, 52 pots d’immortelles, 75 talaspicqs, 3976 primeverds, 910 matrequaires, 1685 coquelourdes, 1000 oreilles d'ours, 7850 marguerites, 300 campanelles, 563 vignes vierges, 113 piramidales, 27 cédons, 60 iris de Suze, 8 hottées d’immortelles et 80 ormes, qu’il a fourny tant
pour le jardin de la Meulte que pour celui de Tria-
MON Li neo ec ce te RUE: 1795 »° 4
h may ; à luy, pour 113 roziers muscats, 617 girofées doubles, 8 jassemins communs, 8 jassemins jaunes, 10 cédons, 7 talaspicqs vivasses, 4 altéats flutez, 1180 pieds de julienne doubles, 400 œillets d'Espagne, pour planter dans le jardin de Trianon. . ... 72h 18°
21 septembre : à luy, pour 27000 oignons d'hyacinte de différentes espèces, 12500 tulipes, 2150 hyaantes à panache, 7100 iris bulbeux, 13900 crocus, 150 colchiques doubles, 1800 fretillaires, 300 narasses non pareilles et deux boisseaux d'oignons de perse- HORS, LA Minis sà a de Sins. AN A0"
19 octobre : à luy, pour 20000 oignons de narcisses d'Angleterre, 4ooo talipes printannières et autres o1dons de Mebrs. re 4 dote aiise 4788017
30 novembre : à luy, pour 2350 œillets doubles de sauvages et autres belles espèces, de 6700 toufes de véroniques doubles, 350 pieds de jassées doubles et autres OS EE TO NC OR .… 87ott 4°
À luy, pour 1500 oignons de hiacintes, 200 marcottes d'œuillets doubles et autres fleurs, pour planter dans le
. petit jardin proche l'Orangerie. ............. 139
12 janvier : à Rogerr Hancouerin, pour 200 bottes de buis qu’il a fait arracher au jardin du chasteau de
Noisy pour planter au jardin de Trianon et 120 bottes
té dd LS cd den en di do LE Le ds à)
nor 17 0 | Lg
de pailles longues pour couvrir les fleurs dud. jardin, y compris les voitures... .
téntme sos
30 novembre : à Pierre Enrroy et consors, jardiniers, à compte des boutures d’ormes et bois blancs qu’ils ont arrachez dans les avenues du parc de Ver- Gott à Jaques Hamonn, Pierre Bonnesean et consors, jardiniers, pour 1399 ormes et 209 chicomores qu’ils ont livré pour planter dans les avenues du chasteau de Versailles. . ...,..:..,,... sé die 210888
23 febvrier : à eux, pour 20 milliers d’épines blanches,
sailless rte OR TN TEE Er TE OP MEET 9 febvrier :
h51 ormes, 921 chicomores et 33 ceriziers pour planter dans les parcs et jardins de Versailles et des autres Maisons Royalles.......... Tai ... 808 3°
29 juin-14 décembre : aud. Hamon», pour les trois labours qu’il a fait à 5 arpens 1/2 de terres plantées en pépinière d’ormes, proche Aulneau, à raison de 6# l'arpent, et avoir fait arracher 80 tillots dans lad. pépinière et les avoir voiturés au Roulle pour les envoyer planter aux jardins de Versailles et de Marly (3 p.). 107
12 janvier-29 juin : à René Feu et Jean Percer, jardiniers, parfait payement de la dépense par eux faite pour avoir émoussé les arbres des avenues, quinconges, remises à gibier dépendantes du chasteau de Versailles CT. clio: aber chpheee PAPERS tite
12 janvier-23 febvrier : à Jaques Roserr, jardinier, parfait payement de 19974 16° pour avoir armé d’épines 33297 arbres dans les avenues et remises à gibier, et la ceinture plantée en bois le long des murs de’closture, en dedans du grand pare de Versailles, pour les conserver des Destes-fauves (3 pr). un Ha 997 16°
23 febtrier : à luy, parfait payement de 570 12°, à quoy monte le labour par luy fait, d’un fer de besche, à 19 arpens 32 perches de lerres pour semer du gland en pépinière le long du mur en dehors du parc de Versailles, proche l'avenue Saint-Antoine, à Marly, et dans les contr’allées des avenues dud. Saint-Antoine, au Chesnay, à raison de 3oft l’arpent.......... 3294 19°
19 avril-15 juin : à luy, parfait payement pour avoir armé d’espines les arbres des avenues du costé de Villepreux et ceux des remises à gibier du grand parc (Ephe:SiiMaRs A san 4337 1074Ht0" af
» octobre-30 novembre : à luy, à compte des arbres qu’il à armez d'épines dans les avenues et remises à g1-
bier du grand parc de Versailles (3 p.)..... .. 18oott
Somme de ce chapitre .... 25620 g° 61
FOSSEZ, LABOURS ET FOUILLES DE TERRES
17 avril : à Cuarces Moncor, terrassier, pour avoir relevé Lo toises de fossez pour la conservation des arbres de l'avenue, depuis Roquancourt jusqu’à l’estang des 5oït
26 janvier - 3 avril : à Pierre Poreau et consors, parfait payement d’avoir fait et relevé, entre la porte Saint- Antoine et le village de Bailly, 1005 toises de fossez, pour
Graissets, à raison de 2° 6° Ja toise courante. . ...
la conservation des arbres dans les avenues de Versailles Ro part en PRO CLIE 19 2° 6°
18 mars :
à luy, Jaques Burer et consors, pour 250 toises de fossez faits et relevez pour la conservation des arbres dans la pépinière au-dessus de Roquancourt el dans la grande remise entre Renemoulin et Villeproue Rae SE EPL RENE 0 PR LA 85 7° 6*
24 aoust-7 septembre : à eux, pour 614 toises de fossez de 5 pieds de large sur 3 pieds de creux, à raison de 5° la loise courante, et 134 loises de fossez relevez de pareille grandeur, à 2° 6°, pour la conservation des arbres des avenues de Versailles (2 p.)........... 2008 11°
19 octobre- 30 novembre : à eux, pour 47o toises de fossez de différentes grandeurs pour conserver les arbres des charettes et voitures aux environs de Trianon Fa Desmarais UAAOANR ENTER Re NL à CIO
30 juillet : à Jean Bareizze et Denis Le Vieux, pour 107 toises 1/2 de fossez pour la conservation des arbres des avenues des environs de Trianon, de Bailly et de SAVE CU LES EE RU PEN Me 29 11°
26 janvier-23 febvrier : à Jaques Rogerr et Pierre Cozinor, parfait payement de 26124 6° 6°, à quoy montent trois labours par eux faits à 15020 thoises carrées, aux arbres des avenues de Versailles du costé de Paris et dans le:granid Parc (a pà: 2.25 une pe de . 912 6° 6°
12 janvier : à Remy Janson, lerrassier, à compte des trous de 6 pieds de large et de a pieds de creux pour planter des arbres dans les allées et quinconges dans l’ancien parc et avenue Royalle, en face du chasteau de Versailles, et dans la grande remise entre Renemoulin et Vileprési din hé ant ass SF 5oo!l 12 janvier-29 juin : à luy, parfait payement de 2745 15° pour la fouille et voiture de 392 toises 1/4 cubes de bonnes terres qu’il a prises dans le bas du Parcaux-Cerfs et voiturées à l’orangerie de Versailles, à raison de 7" la toise cube (5 p.)......... .. 244515"
9 febvrier : à luy, parfait payement dela somme de 8784 5° 10°, à quoy montent trois labours qu'il a faits à
IMPRIMERIE NATIONALE
Fer
11891 ormes qui forment les avenues du chasteau de Nine ne Dis rue ha8# 5° 10°
9 mars : à luy, parfait payement de 7059, à quoy montent trois labours par luy faits aux arbres des allées, quinconges et charmilles en palissades et petits plants nouvellement plantez dans le parc et la grande remise entre Renemoulin et Villepreux, et 7888 trous de cinq pieds en carré sur deux pieds de creux qu’ils ont fait pour planter des arbres en 1686 et 1687.... HS SR ae en RU RNEe RA RTE ile 1319h
18 may-2 novembre : à luy, sur les trois labours de 77396 toises carrées de terres où sont plantées les arbres en allées, charmilles, quinconges et en confusion, dans l'ancien parc de Versailles et aux environs d’iceluy (BAR UE NU Rene BE PEAR Siee dis 2200
8 may-2 novembre : à luy, sur les trois labours en plein à 70 arpens 17 perches 3/4 de terres plantez en petits plants de bois dans led. ancien parc de Versailles et dans deux anciennes remises dans les plaines de Trappes et Saclay (3 p.).................. 1200h
8 may-2 novembre : à luy, sur les trois labours, tant plein que vuide, à 164 arpens 23 perches de terre plantez en petits plants de bois dans la grande remise entre Renemoulin et Villepreux et au long du mur dans l’ancien parc, depuis la grille de Gallye jusqu’à la porte du bois d'Arcy (3 pp)... 444,54. .2rs: 1h1oû
15 juin-2 novembre : à luy, sur les trois labours à 11891 toises carrées de terre au pied des arbres des avenues de Vincennes (3 p.)..... D FR UE .. goot
30 novembre : à luy, à compte des trous qu'il a fait pour planter des arbres dans les avenues de l’ancien pare de Versailles et dans la grande remise à gibier proche Renemoulin et dans le grand parc...... 800
a3 febvrier : à Henry Taiernv et Jaques Le GEnDre, jardiniers, parfait payement de 31o4# 14° 6°, à quoy montent trois labours par eux faits à 25162 toises carrées aux arbres des avenues de Marly, à Versailles, et autres OUVFADOS ALI 40e 0 duolie ren DURE RE 3544 14° 64
h may-a novembre : à Awromne Tricapgau, sur Îles trois labours, tant plein que vuide, qu’il a fait à quatre cents arpens ou environ de petit plant de bois dans les remises à gibier et la ceinture au long des murs dans le
grand parc de Versailles (3 p.)............ . 2000
18 may : à luy, sur le premier labour à 35540 toises carrées de terre où sont plantés les arbres des allées, quinconges, charmilles en platte-bandes et en confu-
sion, dans les nouvelles remises à gibier, à la ceinture suivant le mur du grand parc de Versailles, dans les ave-
nues en face dud. chasteau du costé de Paris et autres CMATOILS 2 150 De SR NN PRE RC ere 350
27 juillet-2 novembre : à luy, pour les deuxième et troisième labours à 43585 toises carrées aux endroits cy: dessus nommez (2 pi}: 4... 6.40 800
18 may-2 novembre : à luy, sur les trois labours, tant plein que vuide, à 692 arpens 11 perches de terre plantez en petit plant de bois dans les remises à gibier, à la ceinture suivant les murs dans le grand parc et dans une remise proche l’estang de Clagny (3 p.)... ET PE D M M TT TA Diete) h180t
30 juillet : àluy, parfait payement de 103ah 6° 6°, à quoy montent 31823 buttes de terre, de 5 pieds en carré, de 10 à 12 pouces de hauteur, qu'il a fait au 3att 6° 64 27 juillet : à luy, parfait payement de 7829 7° 3°, à
pied des arbres des avenues de Versailles...
quoy montent neuf labours tant plain que vuide, à 395 arpens 37 perches 1/2 de terres plantées en petits plants de bois, dans la plaine au-dessus de Noisy et Bern Lotus nu ne 4 44 SAR R PR ET UAE . 89t 7° 3°
10 aoust : à luy, parfait payement de 1234# 7°, à quoy montent six labours par luy faits à 20573 toises carrées de terres où sont plantez les arbres en quinconges dans les nouvelles remises à gibier, à la ceinture suivant led. mur du grand parc de Versailles, et dans une autre remise proche l’estang de Clagni, en 1685 MAG LA 4 an US LE NON LA LUE .. 347
À Juy, pour deux labours, tant plein que vuide, à 28 arpens 45 perches de terres plantées en nouveau bois entre Roquancourt et l’estang des Graisselz, et d’un pareil labour fait à 16 arpens de terres plantées en nouveau bois joignant la pépinière proche dud." Roquan- COUPER LS à FRET ele LUN Dal CESR UN 220 10°
30 novembre : à luy, à compte de la fouille par luy faite à 6526 trous de 6 pieds en carré et de 2 pieds de creux, pour planter les arbres dans les avenues et remises à gibier du grand parc de Versailles, y compris le plantage desd. arbres.................... 15ootl
15 juin-2 novembre : à Taowas DE Buent, jardinier, pour les trois labours qu’il a fait à 15398 toises carrées de terres au pied des arbres des avenues du palais des Thuïlleries et du parc de Boulogne (3 p.)...... Look
h may-13 juillet : à Jean Manu, laboureur, parfait payement de trois labours à Ag arpens 32 perches 1/1 de pépinières d’ormes, bois blanc et chicomores, à 84 l'arpent, dans les pépinières dépendantes de Versailles, et 26 arpens 92 perches 6/7 de pépinière de plant de chesne, à 13# l'arpent (3 p.).......... 7658 17° 6°
30 juillet-2 novembre : à luy, pour les deuxième et
“ttes
ANNÉE 1687. — ORANGERS
troisième labour qu'il a fait à 67 arpens 10 perches de pépinière d’ormes et de bois blanc dans les pares de Versalles le pahé sisi «à série bh en 13518 17° 9°
24 aoust : à luy, sur le troisième labour qu’il a fait à 8 arpens 92 perches 1/2 de terres plantées en pépinière d’ormes et de bois blanc proche Chèvreloup, et à un arpent 63 perches 1/10 de plant de charmille plantez en réserve dans les pépinières de Versailles. .. g2f 12° 2°
9 janvier : à la veuve Nicoras Bsxarp, parfait payement de 6054 11° 6%, à quoy montent trois labours faits à 15398 ormes qui forment les avenues du palais des Thuilleries et du pare de Boulogne... 155 11° 6"
9 mars :à Jean Frape, parfait payement de 1 164H#15°9", à quoy montent trois labours par luy faits aux arbres des avenues de Saint-Germain-en-Laye et autres ouvrapes: Pit se Sat An 5648 15° 7°
15 juin-2 novembre : à luy, pour trois labours à 13387 toises carrées de terre au pied des arbres des avenues du chasteau de Saint-Germain-en-Laye, dans la plaine de Vézinet et dans la route des Loges (3 p.). sb, CR Re ARE RES PO TARRT NE OST RATES"
13 juillet : à Esrrexve Parmentier, pour le premier labour à 50 arpens 47 perches de pépinière de petit plant de chesne, à 8 l'arpent, et le labour de 9 arpens 9 perches du petit plant de chesne qui a esté laissé en arrachant le plant d’une pépinière, à 5ft larpent, dans le pare doiBoulogilé.;..5.....#4a0u is 215H 6°
19 octobre : à Rosert Laggé et consors, jardiniers, pour trois labours faits à 2126 toises de plattes-bandes plantées en palissades de charmilles autour de cinq faisanderies dans le parc de Versailles... ..... Aott 9° 4%
12 janvier : à Jean Frascow, jardinier, parfait payement de 292% 19°, pour 1674 trous, de 3 pieds de large sur 2 pieds de creux, qu’il a faits, remplis et plantez de chicomores dans les bosquets du jardin de Versailles. . . , sauts SRE NAS EC A A NUE AU UE 92 19°
15 juin-30 juillet : à Hrerosme Droicr, pour le premier et deuxième labour qu'il a fait à 15 arpens de terres plantées en bois dans cinq nouvelles remises à gibier de la plaine Saint-Denis (2 p.)........ . 13ah
s rd
Somme de ce chapitre... 25819 19° 5
FUMIERS
23 febvrier : à Jaques Lecendre, parfait payement de 480, à quoy montent 48 toises de fumier consommé qu'il a livrez dans le magasin des bonnes terres à Versailles, à 10 la toise cube. ........ ii PARU 330#
k may-15 juin : à luy, parfait payement de 27 toises cubes de fumier neuf qu’il a fourni et voituré de Versailles au jardin de Trianon (2 p.)............ 270
1° juin : à luy, pour 24 toises cubes de fumier en terrault consommé qu'il a fourni et voituré à l’orangerie de Morenilieg 5 Hat, AR SN AN 2 Ut al ott 9 febvrier :
pour 196 chartées de fumier consommé qu'ils ont livré
à Jaoues Parcovize et Oui Duuaniw,
pour fumer les carrez du jardin de la pépinière du MOSS A Re Nogent RP Eu
Q mars : à Prenre Saver et CHaRLes CHavaNNE, pour 25 muids de terre de saulle, 45 muids de fumier de pigeon, 10 toises cubes de grand fumier et 33 bottes de paille longue qu’ils ont fourni pour servir aux orangers et fleurs du jardin de Trianon.......... .. 27418
29 juin : aud. Saver, pour avoir fourni et voituré 10 toises cubes de fumier de mouton et de vache consommé , de Ruel et des environs, pour mettre aux orangers et fleurs dud. jardin de Trianon.......... 254
30 juillet-5 octobre : à Anroine Cozcas et François BauDin, parfait payement de 113 toises 1/3 cubes de grand fumier qu'ils ont pris à Paris et voituré au jardin
du Rouk (tp) eee nue un 9061 13° 4°
Somme de ce chapitre... .. 26184 11° 4°
ORANGERS
19 avril : au s° Foucauzr, pour son remboursement de ce qu’il a fait payer en Poitou au s° Bazcon, à compte de la voiture des orangers qu'il a fait venir pour loran-
gerie de Versailles et celle de Fontainebleau... 7000!
k may-13 juillet : au s° Bauzon, pour, avec les 7000 cy-dessus, faire le parfait payement de 1544off 11° 6, à quoy montent les voitures et rétablissement de caisses de 158 orangers qui ont esté pris à la Meilleraye, Verteuil, Verrette, à l’archevesché de Tours, Beauregard et Arbault, pour estre mis dans les orangeries de S. M., à Versailles et Fontainebleau, y compris seize autres orangers qui ont esté pris à la Meilleraye et voiturez aud. Nanrotle Gp. ues ads. 844ot 11° 6°
20 juillet : à Louis Corte, jardinier fleuriste, parfait payement de 13784, à quoy montent lachapt et voiture de cent quarante-quatre orangers , dont cent vingtneuf gros et de haute tige, qu’il a fait lever en Italie et voiturer jusqu’au port du Guichet, proche le Louvre, et livrez au jardin de la pépinière du Roulle, et quinze autres d'espèces rares, par luy livrez aud. jardin .. 1oa4f
30 juillet : à luy, à compte des orangers à haute tige qu'il a fait venir d’Italie et qu'il a livrez au port du Guichet Paris haine nes AS ion
12 octobre : à BarTRÉLEMY AuBin, secrétaire de M° Awror, ambassadeur en Portugal, pour les orangers et autres plantes qui ont esté envoyées pour le service de Si Me due. QE ee da La ot NU ENS ER 300
14 décembre : au s° Devizze, gentilhomme liégeois, pour l’achapt et voiture de neuf lauriers qu’il a fait venir d'ARNCrS 6 Reid ie Niue HEURE LR . 7ool
Somme de ce chapitre... 184444 11° 6?
VOITURES D’ORANGERS ET DIVERS
16 mars-1* juin : à Jean Le Dru, voiturier, à compte
de la voiture des oramgers de Fontainebleau à Versailles,
et pour luy donner moyen d’achepter des batteaux pour les iranspenierts ph. one ere 1200
8 juin : à luy, parfait payement de 1700, à quoy monte la voiture desd. orangers, y compris la voiture de trois binards du porit Saint-Paul à Valvin et autres me- AUS ÉTAIS EE RUE AQU Re AS Aa Da le 2001
39 juillet-7 septembre : à Anroe Rivouer, voiturier, parfait payement du grand fumier qu’il a pris à Versailles et voiluré au jardin de Trianon (4 p.)........ 14oott
19 octobre : aux mommez Ruez et Ricnown, voituriers, pour 44o grands tombereaux plains de terraux et autres fumiers, qu’ils ont amassé dans Paris et voituré au jardin du Roule pour fumer des carrez de terre pour planter des APDTISSEAUXS, sd A ue ne AT LOT
30 novembre : aud. Le Dru, cy-dessus, pour avoir fait abatre et rétablir un pan de mur au jardin du chasteau de Verneuil pour sortir des orangers, et autres menues dépenses pour mettre les orangers en état d’estre voiturez/à Versailles! 144447 ns “ 1M0N T0:
30 juillet : à Anroins Brosse, pottier de terre, pour 1500 pots de terre de différentes grandeurs qu'il a fourni pour la pépinïère du Roule, y compris une porte garnie de sa ferrure, et trois rames de papier qu’il a fournis pour la maison de la pépinière. ...,. 2164 5°
23 febvrier : à ILouis CorpELerTe et consors, pour 1500 manequins, Do queües 1/2, 18 muids, 51 toises d’aix de bateau, 65 livres pesant de clouds et 23 livres pesant de fil de fer, qu’ils ont livré pour servir à lever des arbrisseaux et faïre des caisses pour la pépinière du ROGUE er Sa ED Te in RATE NEO 196 8° 6°
1% juin : à Nicoras Maznerse, pour 841 manes
d'ozier, 1000 .manequins et 37 hottes, qu'il a fourni pour le jardin de ladl. pépinière. ............ 251%
21 septembre : à Juy, pour 1200 manes de gros oziers pour lever en mottes de terre des ifs et d’autres arbrisseaux au jardin du Roule, y compris huit douzaines de grands clayons pour porter des fleurs et des frite a SM dus AR A AU ed MAÉ 2154 8°
30 juillet : à Nrcocas Axprrais, vannier, pour cinquantehuit douzaines de paniers à fraise, dix-huit douzaines de clayons, quinze tonneaux, une grosse tonne et autres fournitures par luy faits pour le jardin et petit parc de Vincennes tre AGE em ANR eau ts 228 15°
21 septembre : à luy, pour dix douzaines de paniers à ances d’ozier blanc et dix douzaines de clayons quarrez qu'il a fourni pour porter des fruits et muscat du jardin de Vincennes à S. M., à Versailles. ....... AL He4BON
Somme de ce chapitre..... 4216H 6° 6°
OUVRIERS DU JARDIN DE LA PÉPINIÈRE
DU ROULLE.
12 janvier-14 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé au jardin de lad. pépinière depuis le 21 décembre 1686 jusqu'au 13 décembre de la présente année abips) is tie Putoi ss nés bises 10207019"
29 juin : à ceux qui ont sorti des batteaux, au port du Guichet, à Paris, trois cent soixante gros orangers d'Italie et les ont chargez sur des charettes pour les voiturer à lad. pépinière. ........ SUR DOI Q"
Somme de ce chapitre... ..... 5714 14°
OUVRIERS À JOURNÉES DE DIVERS ENDROITS
12 janvier-23 mars : aux ouvriers qui ont travaillé à arracher du bois en deux lizières du bois de futaye de S'-Antoine et planté de l’ormille dans une nouvelle pépinière du costé du bois d’Arey (2 p.)..... 639 7° 4°
19 janvier-23 mars : à ceux qui ont travaillé à charger et descharger des arbres et lever des ormes dans la pépinière du petit parc, et les voiturer sur les lieux où ils ont eslé plantez, sous la conduite de Jean Maueu CD a Le Nr a tn RP PLUS TS
26 janvier-7 septembre : à ceux qui ont travaillé, sous la conduite du jardinier flamand, à émonder les arbres des avenües de Versailles (6 p.)....... 1149N
26 janvier-10 aoust : à ceux qui ont travaillé, sous la conduite de Reur Jansow, à recevoir el enterrer les arbres qui ont esté plantez dans les avenües de Vincennes, et autres ouvrages (7 p.)................ 1170W 17"
9 mars-2 novembre : à ceux qui on travaillé, sous
le jardinier flamand, à labourer à la besche les plants de la pépinière de Chèvreloup et à d’autres ouvrages
(Op) Sr Re ... 1299
9 mars-21 seplembre : à ceux qui ont levé de la
ss...
grande charmille dans la pépinière au dessus de Roquancourt el l'ont voiturée pour planter dans le jardin de Versailles, et autres ouvrages (6 p.)... 13064 10° 10°
23 mars-9 octobre : à ceux qui ont travaillé, sous Reu1 Jansox, à regarnir de pisceas les allées au pourtour de la grande pièce d’eau, et ont arraché des ronces dans les endroits où sont plantez les arbres, et autres ou- Vrages CO D ee PR AR ee RS 0e
23 mars : à ceux qui ont travaillé, sous Anroinxe TricADEAU, à regarnir de petits plants de boïs la ceinture au long du mur depuis la grille de Gallye jusqu’à la porte du: bois d'Areyii sant diese he 980 tr 4 tu
6 avril : à ceux qui ont travaillé, sous Maueu, à labourer à la besche les plants de la pépinière du Merisier, dans: lé grandi pare. Ji 80640009
À ceux qui ont voituré et travaillé à semer du gland en pépinière dans les avenues de S'-Antoine, à Marly. . dus: os Mo ne SR SON 407
19 avril : à ceux qui ont travaillé à lever dix grands
ss se
pisséats en mottes dans le parc d’Ursine, et à les voiturer et planter dans le jardin de Versailles. .... 284 19° 1° juin : à ceux qui ont travaillé, sous Dupuis, à décharger les orangers nouvellement arrivez de Beauregard 1854 4° 64 30 juillet : à ceux qui ont ébourgeonné les arbres des avenues dépendantes du chasteau de Versailles et celles de la garenne de Vézinet et de Saint-Germain. 97 16° 30 juillet : à ceux qui ont travaillé, sous Dupuis, à dé-
el autresrendroits 4e Rue
charger et faire entrer dans le jardin de l’orangerie plusieurs mirthes el lauriers rozes venus de la pépinière du Roule et de S'-Germain-en-Laye .......... 34M10°
21 septembre : à ceux qui ont travaillé à charger des perches prises à Trianon pour servir aux clostures des pépinières du Merisier, el autres ouvrages. ...... 91%
5 octobre : à ceux qui ont travaillé à redresser les arbres des pépinières proche Roquancourt et Gallie, et à mettre des pieux aux pieds des arbres des avenues proche Trianon pour les conserver des voitures..... 196 13°
19 octobre : à ceux qui ont déchargé, à l'orangerie de Versailles, les lauriers francs qui ont esté envoyez de Flandres et les cinquante-deux orangers venus de Vernel ee bre NORME NE MMM à Din
A ceux qui ont travaillé à lever cinq grands ifs dans le jardin du s° Benceron , à Sèves, et les charger et voiturer dans le jardin de Versailles. ........... &1tt18°
16 novembre : aux ouvriers qui ont planté et palissé des ifs à la Colonnade, au jardin de Versailles, mis des pieux proche les arbres des avenues, aux environs de Trianon, pour les conserver des voitures... .. 974 10°
30 novembre : à ceux qui ont travaillé jour et nuit à enterrer les arbres nouvellement arrivez d'Artois, et à lever des boutures d’ormes et bois blancs dans les allées de l’ancien parc de Versailles. .......... 3034 9° 84
30 novembre-14 décembre : à ceux qui ont travaillé à tailler les racines des arbres pour planter dans les avenues de Versailles, à lever des ormes dans la pépinière près de Gallye et aux environs de Trianon, et à mettre des pieux proche les arbres pour les conserver des voi- . Bogtt 7° 8°
30 novembre : à ceux qui on! travaillé, avec des voitures, des charettes et des chevaux de bachs, à charger et voiturer les arbres aux endroits où ils doivent estre plantez dans les avenues, remises à gibier et ceinture en dedans des parcs de Versailles (2 p.)....... 678 18°
tures et des charettes (2 p.)...........
Somme de ce chapitre... 107008 0° 10°
SOUS LE SIEUR BALLON
12 janvier : à François Le Roy, Pierre Poreau et consors, jardiniers, pour 9o milliers de petit plant de chesne qu’ils ont arraché dans les pépinières de Versailles pour planter à Marly, y compris la voiture, et 83 toises de treillage de perche qu'ils ont fait pour achever de 102 G*
26 janvier : au s° pe Vrevin, pour deux lauriers francs par luy envoyez de Charleville à Versailles. . . 147h 13°
clore la pépinière prez Roquancourt .....,..
26 janvier-5 octobre : au s° BaLLon, pour remboursement de la nourriture et conservation des cignes sur la rivière de Seyne, depuis Villeneuve-S'-Georges jusqu’à Vernon, y compris la nourriture de 39 cignes qui ont esté renfermez du quartier d'octobre 1686 au quartier d'octobre 468% (4m)... ant 162
26 janvier : à Prerne Carrrou et consors, pour fouille et transport de bonnes terres pour le petit jardin derrière la nouvelle orangerie du Roule, et autres fournitures par eux tee des ie ste AR ve Lune lil
A Rocn Gaurarp, pour 4a muids 1/2 de fumier de pigeon et lo muids de mar de vigne, qu’il a fournis
pour les orangers de Versailles. .......... 9074 10°
26 janvier : à Léon Guerrier et Jaques Le Gendre, voituriers, parfait payement de 80ot! pour 50 toises cubes
de fumier consommé qu’ils ont voituré de Versailles à S'eGN un AR 6 Dés Rai beau Lio 28 of
9 février : à Barruecemy Porter, pour 353 bottes d’eschalat de chateignier, de 6 pieds de long, à 12° la boite, et 176 bottes ronds, de 4 pieds de long, à 8° la botte, qu'il a livrez pour faire des paillassons.. ..... 28 4°
18 may : à Micuez Evrar», charron, pour un tombereau neuf qu’il a fourni, et autres ouvrages de charonnage pour la pépinière du Roulle. ..... 1o1tto° 81
29 juin : à la veuve Jaouss Dousseau, tonnelier, pour 37 demi queues de futailles, 34 gros muids, 30 livres pesant de clous pour faire des caisses, un bandage à des roues, 8 grandes chevilles de fer, 51 toises de cordes à puits, 2 loises de fumier neuf, et 5 caisses de mairin, le tout fourni pour la pépinière du Roulle.... 1101 8° 6°
13 juillet : à la veuve German, chaudronnier, pour vingt-quatre paires: d’arrosoirs de cuivre qu’elle a fourni pour arroser les arbrisseaux et fleurs de Trianon. 528
30 juillet : au s° ne Turuenxes, trésorier général de l’'Extraordinaire des guerres, pour ce qu’il a payé pour fournitures de bois el de fer faites pour construire trois binards qui ont servi à transporter les quarante gros orangers qui ont esté envoyez de l’orangerie de Fontainebleau à celle de Versailles... ......... 1895 4°
5 octobre : à Roserr BouLaxcer, pour six cents perches de bois flotté et cinquante grosses perches à crocq qu’il a fourni pour employer à soutenir des fumiers le long des appentis qui servent de serre aux orangers de la pépi- OS M ROUES Lu LE an tien OA a
30 novembre : à CLauDe CHEMIN, jardinier, pour 62 livres pesant de graine d’ifs, qu'il a fait amasser, éplucher et voiturer à Paris pour semer en pépinière au jardin A ROM OR RAR Re RUE ete BIT
14 décembre : à la veuve Jaques Dousseau et consors, pour 70 demi queües de futailles, 57 livres de clouds pour faire des caisses, et autres fournitures pour le jardau Moule MEET gt" 6"
14 décembre : aud. s’ Bazzow, pour avoir fait prendre sur la rivière de Seyne, depuis Corbeil jusqu’à Vernon, A64 cignes qui ont esté mis dans des clotures sur lisle devant le cours de la Reyne et à Chatou, pour les conserver pendant l'hyver.:....1...1......,."860û 1°
PÉPINIÈRE DU ROULLE.
MACONNERIE
30 juillet-30 novembre : à Nicozas SELLIER, maçon, parfait payement des ouvrages de charpenterie, maçon-
nerie et couverture par luy faits à la maison de la pépinière du Roulle (a p.).............. 13464 14° 1°
CHARPENTERIE
19 janvier : à Jean Assezine, charpentier, pour les modèles de binard, d’harnoïs à pierre et d’un traineau fait pour servir à voiturer les orangers de Fontainebleau à l’orangerie de Versailles, y compris trois gros rouleaux de 6 pieds de long frettés de fer pour l’orangerie de la pépinière du Roule... ..................., 095% 1°
MENUISERIE
12 janvier : à Jaques Porrrarr, menuisier, pour deux cents caisses de boïs mairin, de g pouces en carré, qu'il a fait pour planter des arbrisseaux dans le jardin de Trianon, et autres ouvrages à l'orangerie de la pépinière du Role PS PAT UT AE AS NES NOR SG
26 janvier-19 avril : à luy parfait payement de 333 caisses de bois d’entrevoux et de mairin qu’il a faites et livrées pour encaisser pareïl nombre de gros orangers venans d'Italie pour S. M. (4 p.)........ 154of 10°
14 décembre : à Daviewow, menuisier, à compte de neuf caisses d'assemblage de différentes grandeurs qu’il a fait pour servir de modelles de celles qui doivent estre faites pour l’orangerie de Versailles. . ......... 2001
26 janvier-15 juin : à Pierre Devirce et Nicoras Leresvre, menuisiers, parfait payement de hot 10° pour 298 caisses d'assemblage qu’ils ont faites et livrées dans l’orangerie de Versailles (4 p.)...... 2501 10°
6 avril-15 juin : aud. Leresvre, parfait payement de 93 caisses d'assemblage de différentes grandeurs pour lad. orangerie (3 p.).....,::..:..:.....+% 2068
Somme de ce chapitre... ... 6448 3° 6°
SERRURERIE
9 mars-15 juin : à Pierre Rocer et Jean Duran», serruriers, parfait payement des ferrures faites à 305 caisses d'assemblage de différentes grandeurs pour lorangerie de Vorsbilles (open nue sde menntee cHabDl.3"
19 avril : à eux, pour deux clayes propres à passer de la terre, 25 besches, 50 houlettes, 31 barcqs pour porter des pots de fleurs, une grande cuve ferrée de 3 pieds 1/2 de diamettre pour servir de modelle, et une autre cuve non ferrée, le tout fourni pour les jardins de Trianon et l’orangerie de Versailles. .... 3484 18° 9°
1% juin : à eux, pour six croissans pour ébourgeonner les arbres des avenues des Maisons Royalles, el autres ouvrages à 04 00e cartslhena a oisist tea af
CUVES ET SEAUX DE MAIRIN
19 janvier-15 juin : à Vazenrin Loprin, tonnelier, parfait payement de la somme de 65254, à quoy montent 1453 seaux de mairin et 60 cuves qu’il a faits et fournis, ferrez et goudronnez, pour servir au jardin de Trianon et à l’orangerie de Versailles, y compris 24 mains de fer pour porter les susd. seaux (6 p.)........... 39754
19 avril- 29 juin : à luy, parfait payement de /1 caisses d'assemblage qu'il a fournies et ferrées pour l’orangerie de Versailles (ab h ne. 2447740)
19 avril : à luy, pour la dépense qu’il a faite pour la voiture, de Meudon à ladite orangerie de Versailles et à Trianon, de 1453 seaux de mairin ferrez et goudronnez, 60 cuves aussi ferrées et goudronnées, et {1 caisses d’assemblage sh. urnes files ete este al
10 aoust-30 novembre : à luy, parfait payement d'une roue de charpente, un chassis, une chaisne de fer et des seaux qu’il a fourni pour tirer de l'eau à un puits du jardin de l’orangerie (3 p.).............. 57ot
Somme de ce chapitre....... 5gghf 10°
MAÇONNERIE
31 mars : à Nicouas Le Jonczeur, entrepreneur, parfait payement de 934268 1° 3°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie el conduite de grais qu'il a faite et posée depuis Joyenval jusqu’au dessus de Montaigu, passant dans le fond de Retz, pour conduire et élever les eaux sur le parterre du chasteau de S'-Germain-en- Baye. à. HN RENE 6 POS OR eS"
31 mars : à Rorerr De Bray, maçon , parfait payement de 1790# 1° 8%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a faits pour la construction du nouveau chemia du: Pecq. tn eu ins ado ns
5 janvier-25 may: à Jaques Barsier, maçon, à comple des réparations qu'il a fait à la maçonnerie du chasteau de S'-Germain et des lieux qui en dépendent (3 pi). és est PR nets Sumo
16 février : à luy, pour le rétablissement qu'il a fait à une des glacières de Saint-Germain. ..,...... ot
6 juillet-21 décembre : à luy, sur les ‘ouvrages qu'il
rétablit en divers endroits dudit Saint-Germain (12 p.). cheat RS RUS 1e: à MMS die doi Eee co Of
28 septembre-2 novembre : à Louis Taevexor et Prerre Le Maisrre, entrepremeurs, à compte de la maçonnerie par eux faile aux pavillons du chasteau dud.
SGermain (a phase. sus a 091000
Somme de ce chapitre... 311864 9° 11°
CHARPENTERIE,
3 aoust-7 décembre : à Jaques Auserr, charpentier, à comple des ouvrages qu’il a faits aud. chasteau, à la Chancellerie et autres maisons de Saint-Germain (4 p.). APE CARRE ANS PE AT RES REP A ETS MR EACAIER ARE Re RU
COUVERTURE
a mars : à GeorGes Yvon, pour avoir couvert de neuf deux glacières à S'-Germain, l’une au Boulingrin et l’autre au Val, et pour avoir rétabli la couverture des as No 0e RE CN RTS Sn ho
MENUISERIE
11 may-30 novembre : à François Miror, menuisier, parfait payement des ouvrages et rétablissement de menuiseries par luy fait au chasteau de S'-Germain-enbave tai. ue 0BniPES 10
a février : à Pierre Rocer, serrurier, à compte des ouvrages de serrurerie qu’il a faits au chasteau de Saint- CODE RL NES RES er A On . 38 septembre-7 décembre : à Josspn Rourzzié, serrurier, à compte des réparations de ferrures qu’il a fait au chasteau et dépendances (2 p.).............. 350
2 mars : à Louis Prau, serrurier, à compte des réparations à la ferrure du chasteau et dépendances... 6ot
12 octobre-30 novembre : à Jean Tuou, serrurier, parfait payement de 25821, à quoy montent les appuis de fer en forme de balcon qu'il a posez dans les croisées des deux derniers étages dud. chasteau.. . .. 58af
14 septembre : à Gasron Marnix, serrurier, pour cinq cents crampons d’un pied de long pour assembler Ja balustrade du haut du chasteau .............. 15of
Somme de ce chapitre......... 1999%
PEINTURE ET DORURE
23 mars : à Guiccauwe Desoziers, peintre et doreur, à compte des ouvrages de peinture et dorure qu’il a cydevant faits au chasteau de S'-Germain.,.:... 1000
LABOURS
5 janvier : à Jeax Franz, laboureur, parfait payement
de 5831 17° 8°, à quoy montent les labours, ensemensage et fournitures de graines qu’il a fait aux trois remises de la garenne de Vézinet en 1686......... 183# 17° 8°
31 mars-11 may : à luy, à compte des labours et ensemensage qu'il fait (a p.).....:.,......:.. 300f
25 may-9 novembre : à luy, parfait payement des trois labours aux petits plants, renfermez de palis, entre
S'-Germain et les Loges (3 p.)........... . boot 4°
Somme de ce chapitre. .... 1004 1° 8*
TERRASSES
21 décembre : à Séraraix Hamus, terrassier, à compte des tranchées qu’il fait dans le boulingrin du chasteau neuf pour élargir les anciennes, et des bonnes terres qu’il ÿ FAPHONÉ. RDA. Le AAA ie EM MON
2 febvrier : à Nicozas CLÉRAMBAULT, pour avoir recomblé et régalé plusieurs trous dans le petit pare de Saint- Germain CD YES es alertes 2 At
a mars : à Jaques Le Cerr, pour les terres qu'il a enlevées joignant la loge du garde de la porte de Poissy de SE Germaine US UN EN are A TO
13 avril : à luy, parfait payement de 430 pour avoir curé deux mares dans la forest de S'-Germain, l’une nommée Poissy et l’autre Annemont ........... Got
27 avril : à Jean Vicor, pour avoir régalé et espierré les terres de la grande terrasse de S'-Germain, en face du parterre de M°° la Dauphine. ............ 664
17 aoust : à luy, pour les régalemens par luy faits aux avenues du petit pare de S'-Germain......... 104
31 aoust : à Jean-Baptiste LALANDE, pour 117 loises 3 pieds de rigolles, qu’il a fouillées et remplies sur 6 pieds de large et 3 pieds de profondeur, dans le parterre de S'-Germain joignant le petit parc. ..... 19h
7 décembre : à François Lavecugr, jardinier, pour le fumier qu’il a achepté pour fumer les arbres du parterre au-dessous du chasteau neuf de S'-Germain .... 915
Somme de ce chapitre... ...,.... 713#
DÉPENCES EXTRAORDINAIRES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
2 février : à François Forger, voiturier, pour quarante-sept lauriers francs qu'il a voiturez depuis le port du Pecq jusque dans l’orangerie de Versailles... 15ott
5 janvier : à la veuve Czaune Gautier, pour huit
voyes de charbon qu'elle a livrez au magasin de S'-Ger- Rs
19 janvier : au s' Minaur l’aisné, pour son dédommagement de plusieurs dégats fait à ses héritages de Retz
MAN EM Ne iVe
par les travaux de l’acqueduc pour la recherche et conduite des eaux de S'-Germain.,.............. 15ot
8 juin : à Lamgerr, marchand, pour deux cents cloches de verre qu’il a livrées pour la melonnière de S'-Germon th nf AL ace Se Na #Di aie Mo
3 aoust : à Craune La Mare, marchand, pour un lit qu'il a fourni pour le suisse nouvellement placé à une des portes de Conflans-S-Honorine......... 7AN5*
31 aoust : à Lécer Acremanr, suisse à la garde de Ja porte de Carrière sous Poissy, pour avoir entretenu les escarpemens qui sont entre led. Carrière et Denonval, et AIO CONTRE Rene LA TD ue rue ON
12 aoust : au s° Courremer, pour son dédommagement du dégast fait à son logis et jardin en construisant l'agueque:de Joyenral 2... 8.028 0 100
9 novembre : à Pigrre Jouy, garde des plants ct palis de la forest de Saint-Germain, pour avoir rétabli les palis de la première remise de la garenne du Vézinet. . A eee es beosrememene 5itt 16°
23 novembre : à Juztex Lory, horloger, pour plusieurs réparations, fournitures et nettoyemens qu'il a fait à l'horloge de S'-Germain, depuis le 1° mars jusqu’au Goñ 6°
Somme de ce chapitre. ........ 787 9°
2 novembre 10 ue
ENTRETENEMENS DES CHASTEAUX DE SAINT-GERMAIN ET DE MARLY
19 janvier-23 novembre : à Jaques BARBIER, maçon, pour l’entretenement de la terrasse qui prend depuis S'-Germain jusqn’au Val et des ouvrages de maçonnerie desd. chasteaux pendant le dernier quartier 1686 et les troisipromiens-2687 (0 ph us." à 2000!
19 janvier-2 novembre : à Simon Descaawps, couvreur, ayant l’entretenement des couvertures desd. chasteaux, pendant led. temps (4 p.)........... 2000
19 janvier : à Jean-Baprisre LALANDE, jardinier, pour son payement du charbon qu’il a fourni pour eschauffer l’orangerie de S'-Germain , et pour avoir bouché la grande porte de son entrée pendant le présent hyver commencé l'année dernière 1086 4h12 0442 ul abot
À luy, pour son remboursement du loyer de la maison qu’il a occupée pendant l’année dernière... . 150
19 janvier -6 juillet : à luy, pour les labours et entretenemens des pallissades du parc de S'-Germain pendant les six derniers mois 1686 et les six premiers 1687 (ape ee en LE se OO
19 janvier : à Prérre Jouer, garde des plants et palis de la forest de S'-Germain, pour avoir servi à la conservation des nouveaux plants et réparations des palis
qui joignent les Loges dans lad. forest, pendant l’anhé 1006 ce en NES SSSR
28 septembre : aud. Jouzy, pour une année, eschue le 2h septembre 1687, de l’entretien des cages qui conservent les ormes plantez dans la grande route des Loges ent face dudirelsteau: 544 24 4 ua sata tosooit
16 février-12 octobre : à Louis IsaBezze, garçon
‘plombier, pour une année, eschue le 30 septembre P » P ; :
dernier, qu’il a esté employé à faire les recherches des plombs sur la couverture du chasteau et des maisons en dépendanbes: (A: pile mains an. is 82 ass got
Somme de-ce chapitre........ 595oûf
"OUVRIERS À JOURNÉES
5 janvier-21 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé à divers ouvrages du chasteau de S'-Germain et ses dépendances, du 28 décembre 1686 au 20 décembre 1687 (ad: De) de: eee as Tr: 10944 18° 8°
19 janvier- 2 février : à ceux qui ont voituré et serré les glaces dans les glacières du boulingrin de S'-Germain et du Val, y compris le rétablissement de deux desd. glcières (a DE in a a 2060 UE
6 juillet : aux ouvriers dud. chasteau, y compris la dépense faite pour la voiture des lauriers roses de l’oranserie de S'-Germain dans celle de Versailles, et pour en ramener les orangers qui ont esté voiturez, ... 2011 8°
Somme de ce chapitre........ 2bo3t 4°
MARLY
MAÇONNERIE
D janvier : à Jean Beauré, maçon, parfait payement de 8681, à quoy montent les ouvrages qu’il a faits pour construire deux bouts d’aqueducs, l’un traversant l'allée du bout de lestang du Trou d’Enfer, et l’autre sur la grande rigole entre les angards des gardes du corps du chasteau de Marly et le belveder joignant. ..... 9684
27 avril-22 juin : à luy et Anrien Tainrurier, parfait payement de 82 chambranles de pierre qu’il a posez aux cheminées du chasteau et pavillons de Marly, y compris le rétablissement fait aux contre-cœurs et foyers d'isoler soude sa de nl reg
12 octobre-2 novembre : aud. Beauté, parfait payement de l’impression, manière de briques, qu’il fait en partie des cheminées des bastimens de la dépendance du chasteau de Marly (2 p.)............,.4, 9214# 10°
23 novembre : à luy, sur les ouvrages de maçonnerie qu'il à fait pour rehausser une face du dedans du regard
où arrivent les eaux de la machine joignant les réser- Noa et ei es. 3354.18 4% janvier : à Jaques Loizezeur, maçon, parfait payement de 7601 7° 6%, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie qu'il a fait en plusieurs endroits du parc de Mérlyion 1606 NN RO mt 67 2 mars- 3 aoust : à luy, parfait payement des ouvrages de maçonnerie par luy faits à des aqueducs et pierrées en plusieurs endroits de la dépendance de Marly et Noisy ÉROS DPI SEC SR RS AUS, à amont 25 may-8 juin : à luy, parfait payement des chambranles de pierre de taille pour les cheminées (2 p.).. NDS Ne PAU el Der... too 17 aoust-30 novembre : à luy, parfait payement de ses ouvrages de maçonnerie pour la construction des nouvelles grilles du parc de Noisy (6 p.)... 18658 15° 7-21 décembre : à luy, à compte de la maçonnerie pour la construction d’un abreuvoir que l’on parachève au dessous du mur de terrasse du bout du jardin de Marly, où est la descharge des eaux (2 p.)..... 350 5 janvier-21 décembre : à Jean Baïzzy et Louis Ro- Her, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’ils font à plusieurs endroits dépendans du chasteau de Marly (26 p.)............ Hi 3000 16 fevrier : à Marrix Mozière, maçon, pour plusieurs réparations à la maçonnerie des anciens aqueducs et aux pavillons de Marly. ati e Aof 31 mars : à luy, pour avoir transporté et scellé 90 plaques aux cheminées des chambres des nouveaux bastimens, et autres ouvrages. .,..... a LION 13 avril : à luy, pour plusieurs réparations de maçonnerie au polager et cheminées des oflices......., 331 20 juillet : à luy, pour plusieurs menus ouvrages par luy faits au chasteau et lieux en dépendans.... 99 5° 16 mars : à Micuez Gosi, autre, pour plusieurs réparalion à la maçonnerie des cheminées des oflices et à vellcs: des pavillons} és AR SRE 0585 808 20 juillet : à luy, pour avoir scellé des pattes à la menuiserie dud. chasteau que l’on a rétablie, et autres ou- VRABeR, AL R Rlrie Meg en RER RER OR 31 aoust-23 décembre : à luy, pour plusieurs menus ouvrages de maçonnerie qu’il a faits en divers endroits dépendans dud. chasteau (3 p.).......... 267% 10° 20 juillet-12 octobre : à la veuve Verrer, plastrière, pour son payement de 369 septiers de plastre qu’elle à livrez dans le parc de Marly joignant les offices, pour employer aux enduits que l’on fait au pourtour des murs desd, 0e: (2 pe au ins QE SD 12 octobre : à Roserr Dugray, maçon, pour quatorze
IMPRIMERIE NATIONALE
futailles de chaux qu'il a livrez pour employer aux crépis et fresques des bastimens que lon peint. ....... ha 2 novembre : à François GoBin, maçon, pour plusieurs trous qu'il a faits aux planchers du premier étage du chasteau et à huit des pavillons des deux ailes, et les AO MODS Pin Le dr NA es SE Lot a novembre : à René Rosix, maçon, pour 32 loises
1 pied 6 pouces courant de pierrées qu’il a faits, entre la pièce des quatre jets de Marly et le perron qui est au dessus, pour recevoir les eaues sauvages qui arrivent sur la banquette dud. perron qui faisoient des ravines sur la recoupe à costé de Jad. pièce. .......... 2goù 5° 25 may-3 aoust : à Cuarces Le Maisrne, tailleur de pierre, parfait payement de 6 muids et 8 septiers de ciment qu'il a livrez dans le parc de Marly pour employer à faire le crespis et le fresque des nouveaux pavillons que l’on y doit peindre (2 p.)............... 2004 17 aoust : à Nicoras Le Joweceur, pour une conduite de grais de A pouces de diamettre qu’il a posée dans le bosquet de Marly du costé du village pour conduire les eaues d’une source dans le réservoir qui est aû bout dud. bosquet, contenant 51 toises 2 pieds, à raison de 8# la lise ne Ua eme et ve hot 13° 4°
Somme de ce chapitre... 49284 19° 9°
TERRASSES ET LABOURS
5 janvier-8 juin : à Jaoues Le Jay, terrassier, parfait
payement de 11589 13° rh
à quoy montent les mauvaises terres enlevées dans les trenchées où l’on doit faire le bosquet au derrière des pavillons de Marly, du costé du village, et de la bonne terre propre à planter qu'il y
54594 13° 7° à luy, parfait payement de 21054
a raportée, et autres ouvrages (11 p.)...
25 may-8 juin :
17° 8%, à quoy monte le gazonnage qu'il a fait en divers endroits de Marly (2 p.).......... 605tt 17° 8° 31 mars-21 décembre : à luy, sur le gros treïllage qu'il a fait et fourni en la dépendance du chasteau et autres endroits de Marly (5 p.)............ 1350f 11 may- 24 aoust : à luy, parfait payement de 18371 5°, à quoy monte la recoupe qu'il a rebattue et resablée sur les allées du jardin de Marly en 1686 et la présente anne (DR) à > ee cie Mtrbe ere moe 1337" 5° 20 juillet : à luy, pour les bottes d’échalas, de perches et autres fournitures et ouvrages par luy faits pour led. chasteau et jardin de Marly............. 134H 10° 1 7 aoust : à luy, pour les tontures qu'il a fait à une hauteur égale dans les allées du parc de Noisy... 33h
31 aoust : à luy, à compte des trous qu'il fait dans les
quarrez de plant des dessus de Marly, pour remplacer les ormes qui sont morls.................. 190h
28 septembre - 7 décembre : à luy, sur les trous qu'il fait aux nouvelles routes de la plaine du Trou d’Enfer et.carrez'susdits (6 p.).:..:4.:.4...:..%.. . 830
a février -3 aoust : à luy et Georces Bargier, terrassiers, parfait payement de 183814 16° 1°, à quoy montent les terres qu'ils ont enlevées à plusieurs endroits dépendants dud. chasteau de Marly, en 1685 et 1686 (a Dés RER UE AR die 11814 16° 1°
7 avril-99 juin : à François Moxais, terrassier, parfait payement des allées qu'il a régallées dans le parc de Marly (5 p.)..............:.,...:.: 769ù 6°
5 janvier-2 février : à Jean Vicor , terrassier, parfait payement de 2691, à quoy monte la rigolle qu’il fouille au travers du terrain du devant de la grille de l'entrée du pare de Marly, du costé du chemin de Versailles, pour y poser une conduite à manchon qui doit servir à la décharge des eaux de l’abbreuvoir qui est à gauche en entrant dans led. pare (2 p.)............... 169
16 février : à luy, pour avoir régalé les terres de l'allée qui arrive sur le belveder derrière les angards des gardes du corps, et autres ouvrages........... Bot
2 mars : à luy, pour les terres qu’il a raportées dans la partie du chemin des offices depuis la porte cochère de l'entrée du parc jusqu’au tournant qui est au-dessus du magasin, pour y faire le pavé............ 120
13 avril : à luy, pour avoir rempli plusieurs trous et régallé le chemin depuis la ferme du Baucheron jusqu'aux murs du pare de Noisy prez le Trou-d’Enfer..... 664
11 may-22 juin : à luy, parfait payement des terres qu'il a enlevées pour faire la place d’un petit bastiment et d’un aqueduc joignant, au derrière du pavillon de la salle des gardes (4 p.).............. 1208 16° 9°
6 juillet : à luy, pour avoir nettoyé plusieurs platras dans la cour du chasteau de Noisy, provenant de la démolition d’un bastiment, el autres ouvrages..... 78
20 juillel : à luy, pour ouvrages faits pour former Île glacis aux terrasses qui sont derrière le bastiment rond du costé du pavillon de la salle des gardes, et pour avoir arraché et transporté le bois hors de la queue de l’estang du Trou-d'Enfer. ......... ser d es» 1881
3 aoust : à luy, pour avoir nettoyé l'aqueduc qui passe sous lesioffices de Marly -et ragréé la nouvelle allée qui passe dans les clos des s® Revéren et Tocquevizze, que les ravines avoient gastée................... got
17-31 aoust : à luy, pour avoir fouillé une partie de tranchée dans les bosquets de Marly du costé du village pour poser une conduite de plomb qui prend les
eaux au regard qui joint le pavé du chemin des offices, pour les mencr dans le réservoir au bout dud. bosquet (pol PR PL ES AL ET 230
28 septembre : à luy, pour avoir rempli de terre une mare dans la nouvelle allée que l’on fait dans la plaine du Trou-d’Enfer, qui va à la première grille du parc de NOR Par MER TE MR rt .... 929
12 octobre : à luy, pour avoir rempli les trous où lon a tiré de la pierre au bout de la nouvelle route qui part de la grille du Trou-d'Enfer, et y avoir régalé les terres. 7°. tar nina ne a die 132 15°
26 octobre-9 novembre : à luy, parfait payement des bonnes terres qu'il rapporte sur les allées qui joignent le belveder du derrière des offices de Marly et autres en- ONG ASS APE EUR RE er Past ER k5of
23 novembre : à luy, pour le déblay du regard d’un robinet d’un pied, qui est sur la conduite du grand jet, et autres ouvrages..... PAR cn Ce LU 2551
7-21 décembre : à luy, pour les fouilles de terre pour la construction de l’abreuvoir au dessous du mur de terrasse du bout du jardin où se deschargent les eaux, et aulres.-onvrages {aps}... 454.4. 40 3331
5 janvier-16 mars : à Pierre Cnampacwe et Norz Lavener, terrassiers , parfait payement de 12299 7° 2°, à quoy montent les bonnes et mauvaises terres qu’ils ont enlevées pour la construction du bosquet de Marly, du costé du village, et de celles de l’allée qui joint les escuries du Roy, et autres ouvrages de terrasse par eux faits QUE. DRAPIN CD DA ea D deu chutes dat on 3879 7° 2°
2 février : à eux, pour avoir rempli de glace deux caves à l'entrée du village de Marly et pour avoir rapporté des terres sur le chemin qui ya de Versailles au DOTT DO MIRE re Eu eusee bren 188h 16°
16 mars-20 juillet : à eux, parfait payement des terres qu’ils ont enlevées pour finir et rehausser les chaussées au pourtour des réservoirs du dessus de Marly CO DR RE eine bi an Pod e POIL 101294 10° 1°
3-31 aoust : à eux, sur les fouilles et transports de terre qu’ils font joignant l’estang du Trou-d’Enfer, pour rehausser les anciennes chaussées que la pluye à fait Haeeut CADET et Re PR ed er 800
31 aoust-14 septembre : à eux, sur les terres qu'ils ont rapportées dans l’allée nouvellement faile du costé du village de Marly, où estoient les clos des s'° RévérenD CLÉS ONORFIREM AE A DRE ou ee: nv Un ei ho8t
26 octobre -g9 novembre : à eux, à compte des terres qu'ils transportent à plusieurs endroits des allées de Marly que les pluyes ont fait baisser (2 p.)..... Lg8k
23 novembre-921 décembre : à eux, sur la fouille et
transport de terre qu'ils font à divers endroits de la dépendance de Marly (3 p.).............. 7968 19° ah aoust : à Jaques LereBvre, SéBasrien Guérin et Jean Frans, terrassiers, parfait payement de 56590 pour 18730 toises quarrées de recoupes qu'ils ont fournies et façonnées sur les allées du jardin de Marly, à 3# la toise, y compris {ooft pour la recoupe fournie et façonnée aux endroits desd. allées que les ravines avoient gastées pendant les deux années 1685 et 1686... got 5 janvier-3 aoust : à Pierre Marie et Jean Pirou, Lerrassiers, parfait payement de 95ot pour 380 toises cubes de terre qu’ils ont enlevée sur l’allée qui conduit sur le belvédère du derrière des offices de Marly du costé du Trou-d’Enfer, à raison de 50° la toise (4 p.). 750oft 2 février-27 avril : à Cnarces Mercier, terrassier, parfait payement des labou:s qu’il a fait dans une partie du terrain où l’on doit faire un bosquet joignant le réservoir de Marly, du costé du chemin de Versailles , et dans la routte du belvéder du derrière des offices (aber on INR Re En 1194 19° 0° 2 mars-8 juin : à luy, parfait payement des régallemens qu’il fait aux allées du parc de Versailles joignant celuy de Marly (4 p.)4.,,..,..4, RAA AE 2464 8° 6 juillet-9 novembre : à luy, pour avoir régallé et arraché l'herbe de dessus partie des allées dud. jardin et avoir rempli les fondrières que les pluies et les ravines avoient faits sur l’allée au pourtour de la dernière pièce d’eau du jardin de Marly (2 p.)............. 881 16 février : à Esriexxe Bourçuer, terrassier, pour avoir régalé plusieurs tas de terre dans l’avant-cour des escuries du Roy et autres endroits de Marly. ..... goft : 16 mars : à luy, pour les terres enlevées pour le rabaissement de l'allée joignant les angards des gardes du corps, au nombre de 116 toises 6 pouces, à 50° la Coses a he at die so eee tie Re 2908 4° 9° 11 may-22 juin : à luy, parfait payement des mauvaises terres qu’il a enlevées et des bonnes terres qu’il a rapportées dans l'allée du derrière du chasteau pour y semer de la graine d’herbe (4 p.)...... 2281 17° 5° 17 aoust-a novembre : à luy, sur ses ouvrages de terrasse et transport de bonnes et mauvaises terres en divers endroits de Marly (2 p.).......... 191 15° 17 aoust : à luy, pour la glaise qu’il a voiturée et façonnée pour la construction des deux regards qui sont dans les bosquets du costé du village... .. 1564 16° 9° 5 janvier : à Pierre BomIenxe, lerrassier, pour deux écharpes de glaise qu’il a fait joignant l'abreuvoir qui est à gauche en entrant à Marly, du costé du chemin de Ver- FPS VE CARS AR 2 D RNA À A CREER REA hot
1Y janvier-8 juin : à luy, parfait payement des régallemens qu'il a faits aux routtes du parc de Versailles entre le Trou-d’Enfer et Roquancourt (4 p.). 607 10°
13-27 avril : à luy, parfait payement de la plaise qu'il a rétabli au pourtour de la grande pièce d’eau, et 39 4h 6° 10°
292 juin : à Nicocas BoriennE, terrassier, pour avoir
autres ouvrages (2
rempli et régalisé plusieurs trous dans la plaine du Troud’Enfer : ot
19 janvier-31 mars : à Anrone Becuin, terrassier, parfait payement de 33of pour le régallement qu'il fait aux terres du fond qui est à gauche de l'allée du derrière du chasteau de Marly où l’on doit faire un bosquet Caiphsié ee Lu
5 janvier-2 février : à Nicozas Béçuix, parfait payement de äA2oft pour les nettoyemens qu'il fait dans l’aqueduc au dessus de l'endroit où estoient les vieilles offices de Marly (2 p.)
a mars : à luy, sur les répallemens qu’il fait aux terres de la grande place qui est derrière le chasteau, où l’on doit planter, et pour les terres qu’il a transportées joiguant les deux rampes des réservoirs du dessus de Marly ONE ER ON PRET : 15ot
16 mars-13 avril : à Nicocas VAURIEN, terrassier, pour avoir rétabli et régallé plusieurs chemins aux environs de Noisy et dans le parc de Marly, et autres ouvrages (Rip) rt 111h
8 juin : à luy, pour avoir transporté hors du parc les *immondices des douze pavillons de Marly provenans de
la démolition des planchers.
29 juin : à luy, pour avoir sablé les allées du bosquet de Marly du costé de Luciennes... . 2334 6-20 juillet : à luy, pour avoir régallé l’allée du bas de Marly au pourtour de la dernière pièce d’eau, et avoir coupé et sorli hors du parc l'herbe qui avoit poussé dans les deux grandes pièces d’eau du bas Marly, et autres ouvrages (2 p.) 1631 28 septembre-21 décembre : à Czaupe Vorriw, pour avoir rempli de terre une mare dans une des routtes nouvellement faites dans la plaine du Trou-d’Enfer et avoir rapporté du sable à plusieurs endroits du jardin où 339" 10°
6 juillet-11 may: à Josepn Gouiuier, parfait paye-
il s’estoit fait des ravines (4 p.)
ment des trous qu’il a remplis, où l’on avoit tiré du caillou dans les communs de Marly et Noisy (5 p.). 105ott 23 novembre : à luy, pour avoir ratissé l'herbe sur les allées du jardin de Marly où il n’y a point de re- COUDES ENT ET PAR) Lu 5 janvier-20 juillet : à Pierre Le Ccerc, dit Pire,
parfait payement de 419364 18° 3°, à quoy montent les terres par luy enlevées dans la descente de Marly pour en adoucir la pente, et à plusieurs endroits dud. Marly, en 1686 et 1687 (12 p.) 80364 18° 31 31 mars-30 novembre : à Pierre Morre, laboureur, pour avoir planté de petits plants le lerrain au derrière de l’estang du Trou-d’Enfer et pour les labours qu'il a fait à partie de plants nouvellement plantez dans Îles dessus de Marly (3 p.) a75t 8° 6° 22 juin : à luy, pour avoir passé au rateau et arraché l'herbe sur les allées au pourtour du réservoir du costé du village, et sur celles du bosquet 27 avril-2o juin : à Jean Go, terrassier, pour les terres qu’il a enlevées, régallemens d’allées et autres menus ouvrages de terrasses dans les dépendances de HE 0 A OST et PAP PTE A ER NE PUS LL 20 juillet : à luy, pour avoir rapporté de la bonne terre pour former une figure sur le belvedere qui est au dessus de Marly soi 2-23 novembre : à luy, pour avoir nettoyé la boue que les ravines avoient amenée dans le bassin du grand jet de Marly, avoir osté trois buttes de sable dans la plaine du Trou-d’Enfer, et autres ouvrages de terrasse en divers endroits dépendans de Marly (3 p.).... 4o6ft 5° 8 juin : à Micuec Brizraux, terrassier, pour avoir rem-
pli les trous où l’on avoit autrefois tiré du caillou entre
Noisy et Marly ...... 1, aaeh 8 juin : à Manrin Desporx, lerrassier, pour avoir vuidé et rempli de bonne terre une rigolle au pourtour des escuries du Roy pour y planter de la vigne vierge. 37h 29 juin : à François Pergin, vigneron, pour 138 sommes de fumier de vache qu’il a livrées dans le
À Esriexne Pensonne, terrassier, pour avoir régalé l'allée d'angle dud. chasteau et autres ouvrages... 8
À François Tierry, jardinier, pour 575 Lloises courantes de plattes bandes qu'il a labourées au costé de l'allée du derrière du chasteau
À Craupe Le Conrcé, autre, pour avoir arraché l'herbe et passé au rateau toules les plattes bandes du jardin de
À Pierre Bouzrancer , terrassier, pour les allées qu'il a régallées et dressées au cordeau en partie du pourtour des réservoirs du dessus de Marly 5f 6 juillet : à Micuec De LespauLe, terrassier, pour avoir rempli deux tranchées pour élever la conduite d’un pied qui esloit posée venant de la tour de la machine. 80 À Orvier Esuox», batelier, pour 140 muids de sable
1 de rivière qu'il a livré dans le parc de Marly pour faire
‘des crépis et le fresque aux bastimens que l’on peint, à
15° le mudd JM min HS M INRe CAES 105
20 juillet : à François Meuui, terrassier, pour avoir dressé et élargi la routte qui commence joïgnant les pavillons de fer du derrière du chasteau jusqu’au delà du ponceau qui est le long de la grande conduite, et autres OUVRE LE A A de Me dr sets set TON f
31 aoust : à Micuec Avuox», battelier, pour 116 muids de sable de rivière qu’il a livré dans le parc de Marly, pour rétablir la recoupe que la ravine avoit endommagée , àavth”lemuid.. 715 NT ER UTP ET ET D EN 87
28 septembre : à Craune Dupré, pour cent sacs de graines d'herbe qu’il a livrez pour semer dans les parties de la plaine du Trou-d’Enfer qui sont destinées en PRÉ On A BRAS. ARS AA NN Ce MON
5 janvier : à CnanLes Auecor, laboureur, parfait payement de 477 5° 10°, à quoy montent les labours qu'il a faits dans le terrain du dessus de Marly joignant les ré- SeLNOIRSR Reed Mn, GARE start 0e tof
19 janvier-932 juin : à luy, parfait payement des régallemens aux allées du parc de Versailles qui sont joignant le pare de Marly, et autres ouvrages de terrasse CHA Ne eee Mate Cons ANTON LOS
6 juillet-21 décembre : à luy, pour avoir dressé en berceau les allées du boïs joignant le parc de Noisy, et sur ses labours aux nouveaux plants du parc et régallemens des routes dans les bois entre Noisy et Roquancourt (te Den Le sn er ed ba 16551
5 janvier-27 avril : à CLaure Vorranr et Cnarzes Tirrevizce, laboureurs, parfait payement de 1074 18°, à quoy montent leurs labours dans les dessus de Marly où l’on à planté du pelit plant (3 p.)...... a5h 18°
2 février- 8 juin : aud. CLaune Vozcanr, parfait payement des plants de chateigniers et peuples qu'il a livrez pour planter dans le parc de Marly (4 p.)... ghaï 13°
13 avril-22 juin : à Sérapaix Hamuer, parfait payement de 191 septiers 1/2 de graine d'herbe, à 64 le septier, et 4 septiers de graine de sainfoin, à 1 af le septier, qu’il a semé et fourni dans la plaine du Trou-d’Enfer (BP PR M A RL 10264 10°
6 juillet-17 aoust : à luy, pour la graine d'herbe qu'il a semé à plusieurs endroits des glacis de Marly que la ravine avoit gastés, dans la dépendance du chasteau (2 PRES PE ee 75#
28 septembre-9 novembre : à luy, pour 80 septiers de grame d'herbe de bas-pré qu'il a livrez pour semer dans les allées du pare de Marly (2 p.)....... hgot
11 may-8 juin : à Micnez Levoux, lerrassier, parfait
payement de 4569 toises de plattes bandes qu’il a labourez
‘dans lepare de:Marly (3 p.)....,.::..4... 2284 °
8 juin- 14 septembre : à luy, pour l'herbe et le gazon qu’il a fauché au pourtour des réservoirs des belvedères et au-dessus des murs de terrasse du derrière du chasteau et sur les allées du dessus de Marly (3 p.)... 84H 10°
8 juin : à Craune Feirser, jardinier, parfait payement de 228h 9°, à quoy montent 4569 toises de plattes bandes qu’il a labourées en 1686........... 28 9°
9 novembre : à luy, sur le labour qu'il fait aux plattes bandes du jardin de Marly où sont plantez les ifs, tilleux et lat vigne Mehpres einen ER ne 80ott
31 mars : aux ouvriers qui ont travaillé à la tasche à labourer les endroits de la playne du Trou-d’Enfer où l’on doit semer de la graine d'herbe pendant le présent 1 COTES CPE NAS LEA JPA NS RS 57734 o° 5°
27 mars : à ceux qui ont travaillé à régaler les sables au-dessus des aqueducs de la plaine du Trou-d’Enfer, el pour les avoir recouvert de cinq pouces de bonnes (A D LÉO ANR RE Qi OUR A ARE 30034 5°
Somme de ce chapitre... . 66925 19° 3°
GHARPENTERIE.
5 janvier-2 mars : à Jean-Jaques Auserr, charpenlier, parfait payement de 1309of 15° 6°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu'il a faits aux nouveaux batimens de Marly (4 p.)........... 55gott 15° 6°
25 mai- 924 aoust : à Raouz ne Prerre, dit LA Porte, charpentier, parfait payement de 348ott 13° 4°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie par luy faits aux bastimens dépendans dud. chasteau (4 p.). 3489ot 13° A
26 octobre-9 novembre : à luy, à compte des ouvrages de charpenterie qu’il fait à des changemens et augmentations dans les offices et au rétablissement des planchers de quatre pavillons des deux aïles de Marly Cape OUR RES LUNA QE Re 65ott
5-96 janvier : à Jean Arpaizuer, charpentier, parfait payement dé 239134 9° 10°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie qu’il a faits pour la construction des deux nouveaux pavillons de Marly, corps de garde et bastimens dans l’avant-cour des escuries du Roy aud. lieu, déduction faite de 104 1° 9° pour des bois qu'il a repris provenans des démolitions (2 p.)....... 3109 8° 1°
2 mars-30 novembre : à luy, parfait payement des ouvrages de charpenterie au pavillon de la salle des gardes et autres endroits dépendans dud, chasteau CORP: PU AM AS ANNE AAAUOE ENS h46 6° 8
9 novembre : à luv, pour quatre travées de barrière de bois qu’il a fait pour modèle dans la demie lune au
derrière des pavillons de la chapelle et salle des gardes de Marly...... FEES A EE + Do!
13 avril : à Sanson Cuarrier, charpentier, pour avoir démonté, taillé et reposé la charpenterie du bout des hangards des gardes du corps...
16 février : à Micmeu Bressan, charpentier, pour avoir fait deux échafaux aux portes que l’on à changées au bas de Marly ..…
7 décembre : à Parcrpes Peccerier, charpentier, pour une machine qu’il a fournie à Marly pour le rétablissement de la perspective qui est entre les pavillons des offices, où est compris le cordage et la ferrure qu'il a
fournaulad. machine} 421544 sun ee Na bite”
COUVERTURE
5 janvier-21 décembre : à Simon Descamps, couvreur, à compte des couvertures d’ardoises qu'il fait aux
nouveaux bastimens de Marly (6 p.)........ 2100
MENUISERIE
D janvier-20 juillet : à Louis Niver et François Mi- LoT, menuisiers, à compte des ouvrages de menuiserie qu'ils font pour la construction des nouveaux bastimens de Marly (un noch
9 novembre -7 décembre : à François Micor, parfait payement du parquet et du lambry qu’il a déposé et rétably dans les pavillons de Marly ausquels l’on a démoly les planchers pour changer les solives de bois échauffé (aphsiis re M tis ROUE 0
21 décembre : à luy, sur la menuiserie qu’il a fournie et posée aux nouveaux cabinets et garde-robe de l'appartement de Madame pe Manrenon au chasteau de Marly.
5 janvier : à Louis Niver, parfait payement de 44of 7° 8°, à quoy montent les réparations de menuiserie qu’il
a faites aux appartemens de la face du premier étage, du costé de la grande pièce d’eau.......... got 7° 8*
16 février : à Pierre Fonrviez, menuisier, pour son payement des deux cloisons de planches de sapin qu'il a faites sur les palliers, au droit de l’estage d’entre sol du chasteau de Marly. ....,.
2-31 mars : à Jaques Minez, menuisier, parfait payement des ouvrages de menuiserie qu’il a rétabli au chasteau et pavillons de Marly (2 p.)........ 1954 4° 8°
27 avril-3 aoust : à luy, parfait payement de ses ouvrages de menuiserie à plusieurs endroits de la dépendance du chasteau et pavillons (6 p.).... 1804 12° 1°
26 octobre -7 décembre : à luy, parfait payement de
la fourniture et réparations de menuiserie qu'il a fait en plusieurs endroits dud. chasteau (2 p.)....
Boot 5° oû
Somme de ce chapitre...
SERRURERIE
5 janvier : à Roserr Bourer et Azexis Forprin, serruriers, parfait payement de 203454 13° 1°, à quoy montent les gros fers et autres ferrures qu'ils ont fourni et mis en œuvre aux nouveaux bastimens et autres endroits
Ge Mandat nine uni een 7734 3° 1°
19 janvier - 21 décembre : à eux, parfait payement de 209834 5° 9°, à quoy montent les ouvrages de gros fer et ferrure qu’ils ont fourni el mis en œuvre aud. chasteau et nouveaux bastimens, déduction faite de A6ot 7° 7° pour vieux fer à eux rendu, provenant du magasin de Versailles et de la démolition des anciennes grilles de Nos CAD ne 205920 18° 9°
19 janvier-3 aoust : à Gasron Marin, serrurier, parfait payement de 2447 11° 3°, à quoy montent les gros fers par luy fournis et la ferrure qu’il a rétablie au chasteau de Marly et ses dépendances, y compris 755 12° à luy déduits pour 15112 livres de vieux fers qui luy ont esté rendus, provenans des magasins de S'-Germain et Marly (13 p.). Mrnntves eee ot 1000
31 aoust : à luy, pour plusieurs marteaux qu’il a fourni et racomodé pour servir aux piquemens des murs que l'on a enduits pour les peindre
26 octobre-21 décembre : à luy, sur les réparations qu'il a fait à ja ferrure du chasteau et autres bastimens
21 décembre : à Louis Prau, serrurier, pour une machine de taule qu’il a fait pour empescher la fumée de la cheminée de la chambre du Roy, aud. chasteau. 6of
Somme de ce chapitre... .. 23ag1t 7° 6°
VITRERIE
à Czaune Cosser, vitrier, parfait payement de 4484K 17° 1°, à quoy montent les ouvrages de vitrerie qu'il a fournis et réparez aux baslimens du chasteau de Marly en 1686 et 1687 (22 p.). 38844 37° 11°
16 février : à Cnarces Horain, vitrier, pour avoir cal-
19 janvier-14 décembre :
feutré les vitres des six pavillons de Marly qui sont du costé du chemin de Versailles
A Cnarzes Janson, vitrier, pour 2532 carreaux de verre qu’il a calfeutrez, tant dans le chasteau de Marly. que dans les pavillons des offices, à 6* pièce... 631 6
2 mars : à L’Espinouze, vitrier, pour 2320 carreau
de verre qu'il a calfeutrez, tant dans le chasteau que dans lesd. pavillons de la chapelle et salle des gardes... 58h
Somme de ce chapitre... 4067 7° 11°
PLOMBERIE
2 février : à Jaoues Lucas, plombier, pour ses ouvrages de plomb et soudure qu’il a livré et mis en œuvre aux nouveaux bastimens de Marly, montant à 52062 livres el demie, à raison de hot le milier pour la main d'œuvre nie RER D .... 20828 10°
20 juillet : à luy, sur ses ouvrages de plomb et soudure: qu’il a livrez et mis en œuvre...... 20774 9° 7°
Somme de ce chapitre... .. 4159 19° 7°
PAYÉ
5 janvier-13 avril : à Givces Derraux, paveur, parfait payement de 34321, à quoy montent les ouvrages de pavé qu’il a déposé et reposé à la principale avenue du chasteau: de Maëly (aps lei ner 2139
5 janvier - 24 aoust : à Louis Renouzr, paveur, parfait payement de 269274 6° 9° pour les ouvrages de pavé fournis et mis en œuvre à plusieurs endroits de la dépendance du chasteau de Marly, depuis le 10 aoust 1686 186274 6° 9°
21 décembre : à luy, sur les ouvrages de pavé qu'il a
jusqu’au 12 aoust 1687 (17 p.)......
fourni et réparé à plusieurs endroits de la dépendance de Marine, fran er MAP TR Sets O ON
Somme de ce chapitre... .. 21059k 6° 9°
GROSSE PEINTURE ET DORURE
5 janvier-19 octobre : à Louis Poisson, peintre, à compte de l’impression de peinture à la menuiserie des nouveaux bastimens de Marly (15 p.)........ 1810f
31 aoust-21 décembre : à luy, sur ses ouvrages de peinture, manière de paysage, aux bastimens du premier et second commun de Marly (9 p.)..... h850ott
8 juin-21 décembre : à Parwre Meusnier, peintre, à compte des ouvrages de peinture qu’il fait aux nouveaux bastimens de Marly (14 p.).......... 14000
24 aoust: à Guiscaume. Desauziers, peintre, parfait payement de 37aH 6° 2°, à quoy montent les ouvrages de dorure et peinture aux deux petites chaloupes qui sont dans la grande pièce d’eau du jardin de Marly, pendant les mois de juillet et aoust 1686........ 272 6° 9°
Somme de ce chapitre. ... 209394 6° 2
CONDUITES
23 novembre : à Cnarces-Françors PorarD, à comple du déposage de la conduite de 8 pouces qui estoit depuis
le regard où est le robinet du grand jet jusque joignant le ponceau qui est sur la grande rigolle au droit des réservoirs du dessus de Marly, et du reposage d’une conduite d’un pied en la place d’icelle........ Loott
OUVRAGES DE FONTE
19 janvier-28 septembre : à Gizzes Le Moyve, fondeur, parfait payement de cinq tourniquets de cuivre qu'il a livrez dans le parc de Marly pour mettre au lieu des barrières de fer que l’on a posées au travers des allées pour empescher les carosses d’y passer, lesd. ouvrages pesant ensemble 1001 livres, à raison de 17° la fire (ps )sss ne surssoess PAT ARE 850 17°
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DE MARLY
6 juillet -924 aoust : à Marin Nicoze, voiturier, parfait payement de 7254 12° 6°, à quoy montent 47004 pots de terre qu’il a voiturez du port de Marly et livrez à Trianon, à raison de 15# le milier, y compris 204 19° 6° pour seize journées et demie d’un homme qui est resté jour et nuit aud. port de Marly pour garder lesd. pots Cadpifias sol da atouts le À MA à 309 8° 6°
5 janvier-6 juillet : à Taowas Virny, fontainier, pour son remboursement de cinquante-un sacs de charbon qu'il a acheptez pour faire les réparations nécessaires aux plombs de la terrasse et de plusieurs ustanciles pour l’entretien des fontaines (2 p.)......... de. 1.108109? 98
19 janvier : à Esrienne Lerepvre, marinier, pour un batteau qu’il a livré dans la pièce d’eau du Bas-Marly, y compnis la ‘voilures 5.4. .44.4...,4.. #08 ei ONE
23 novembre : à luy, pour un bachon qu'il a livré pour mettre dans la dernière pièce d’eau de Marly. 72#
2 février. : à Pierre nes Poix, laboureur, pour 110 grands plants de: chasteigner qu'il a livré pour planter sur le bord des allées dans le parc de Marly. ... 33h
16 février-18 may : à Manrin Nicoze, voiturier, à compte des pots de terre qu’il voiture du port de Marly à Trianon et autres ustanciles servans aux vaisseaux du canal de Versailles (3 p.)............... 6434 19°
29 juin : à luy, pour 28 muids de sable de rivière qu’il a livré dans le parc de Marly, à 15° le muid. 91
2 mars : à Perir Jean, pour avoir voituré, du port de Marly jusqu'à la paroisse de Versailles, un aigle de cuivre venu de Rouen, et autres voitures. ........... Lot
13 avril : au s° pe Moncrir, pour 80 bottes de perches qu'il a livré pour les treillages du parc de Marly.. 4ott
À Esrienxe LaxGLois, pour cordages et clouds qu’il a livrez au magasin de Marly ........... 9374 18° 1%
27 avril : à Craune Voëren, pour avoir transporté tous
les bois de charpenterie, robinets et plomb de l'ancien magasin de Marly au nouveau, et pour avoir nettoyé l’'aqueduc découvert depuis le dernier pavillon du costé du village jusque l’encognure des berceaux, au droit du prémier COMMUN.. ......-.....eessessse 115
8 juin-28 septembre : à Micuez Armoxn, battelier, pour 166 muids de sable de rivière livrez dans le parc de Marly pour employer à faire les crespis. . ... 134 10°
28 septembre : à Ouvier Aymon», batelier, pour 208 muids de sable de rivière pour le rétablissement de la recoupe qui a esté gastée par les ravines sur les allées dud. Man (BD ai a, LRU A Pen O6
29 juin : à Ducuemin, marchand de bois, pour six cordes de bois de chesne qu'il a livré dans le parc de Marly pour faire du feu dans les nouveaux pavillons lhyror détient an ust Re Gal
À Dominique Varisse, ramoneur, pour les cheminées qu'il a visitées et racomodées avec du plastre aud. chasteau pendant la présente année. ................. 1781
6 juillet-23 novembre : à Denis Marcrance, marchand épinglier, pour le treïllage de fil de fer qu'il a livré et mis en œuvre aux croisées de la salle des seigneurs des offices de Marly, et aux nouvelles grilles du parc de Nolen(a pi) .02 abuser a urttemoltoun" 101
20 juillet : à Manvez Jean, habitant de Noisy, pour son dédommagement de deux pommiers qui ont esté abbatus dans son clos pour faire passage à S. M. lorsqu’elle va à la chasse. ......... M Mot be Neo
À Danrez Parrair, maréchal, pour avoir livré au magasin dix marteaux pour employer à piquer la brique et le moïlon des nouveaux bastimens, .....:.... 20 8°
20 juillet : à Roserr Le Sueur, charon, pour un chariot monté sur quatre roùes, de 24 pieds de hault, échaffaudé de planches pour servir aux tontures des palissades des allées, et pour deux échelles doubles . . 1554 10°
14 septembre-7 décembre : à Prenre Bonvazzer, vuidangeur, parfait payement de la vuidange des fosses d’aysance des douze pavillons et offices de Marly (3 p.). SES mb . 2384
21 décembre : à Jaques Poisson le jeune, pour les escritures faites pour les mémoires des ouvrages de S'-Gersale He sata BON
main-en-Laye et de Marly. ....
ENTRETENEMENS DE MARLY
16 febvrier -1° octobre : à Tuow46 Virry, fontainier, pour ses gages du dernier quartier 1686 et lrois premiers 1687, de l'entretien qu'il a des fontaines et re-
cherche des plombs sur la terrasse du chasteau et pavillons
de Marly, à raison de 1200 par an pour luy et de Aoot
12 octobre : à luy, pour avoir entretenu l'horloge de Marly depuis le 1° aoust 1685 jusques à pareil jour Se AS ON
16 febvrier-12 octobre : à Louis Garnier, jardinier,
rss.
pour son garçon (A p.)...........
1687, à Loft’par'an: 2.22%
pour ses gages du dernier quartier 1686 et trois premiers 1687 à cause de l’entretien qu'il a du jardin de Marly, à raison de 6oof par an pour luy et 200 pour SOA ATONA CL DL RE ARR SNA RRLE. Nes, NO ON
23 novembre : au s° pe Ruzé, pour les gages de son commis pendant une année finie le dernier octobre passé. LU SUR. hs eee M NSE TRS ANS ON
Somme de ce chapitre.......... 2880ot
OUVRIERS À JOURNÉES
5 janvier-21 décembre : aux ouvriers qui ont travaillé en divers endroits dépendans du chasteau de Marly, depuis le 14 décembre 1686 jusqu'au 21 décembre 1687 (90 PP RER CREER 6000 ag" 1°
19 janvier : à ceux qui ont esté employez à remplir 56at 3° 6°
25 may-26 octobre : à ceux qui ont travaillé aux
de glace les glacières de Marly..........
crépis des nouveaux pavillons que lon doit peindre
20 juillet-31 aoust : à ceux qui ont travaillé à cou-
han 11° 6?
per le bois qui avoit poussé sur les routles du bois de Crouy et des Alluetz, pour la commodilé de la chasse à Monseionent (UD se shores 206 10°
28 septembre : à ceux qui ont travaillé à sortir centtrois lauriers francs, quatre lauriers teints (thyms) et deux mirtes, de deux basteaux au port de Marly, qu'ils ont 1744 6° 8*
7 décembre : à ceux qui ont voituré les planches de sapin et de cuivre envoyez de Suède depuis le port de Marly jusqu'au magasin de Versailles....... 1 83h 15°
menez dans l’orangerie de Versailles. . . ...
21 décembre : à ceux qui ont travaillé à faire les changemens dans l'appartement de Madame pe MaiNrEenon.. 219 6°
ANNÉE 1687. — MACHINE DE LA RIVIÈRE DE SEINE
vière de Seyne, et du pavement sur la grande digue (EE pa} SR RE Ve RES ON
26 janvier-1% juin : à Jean Fay, entrepreneur, à compte des ouvrages de maçonnerie qu’il a faits aux réparations des puisards, portes, murs de closture et d’une chapelle à la machine (6 p.)............... 2100%
12 janvier-19 octobre : à Jean Barzzy et Louis Ro- CHER, à compte des ouvrages de maçonnerie qu'ils ont faits à l’aqueduc d’entre la tour de la machine et les réservoirs des environs de Marly (19 p.)...... 118000
12 janvier : à Guiccauue Le Boisseier, pour 2200 de brique qui ont esté employez aux fourneaux de la fonderie de: machine. int een SSSR
21 septembre : à la veuve Jrax Verrer, pour 135 sacs de plastre qu’elle a fourni pour la réparation des planchers des bastimens de la machine............. 97
Somme de ce chapitre....... 121960
TERRASSES ET LABOURS
30 juillet-28 septembre : à Nicoras Boriexne, terrassier, parfait payement des terres qu'il a enlevées au bas des glacis du réservoir de Louvetiennes par luy transportées dans led. réservoir pour faire des digues (5 p.). dd Lt ouh it
19 octobre -16 novembre : à luy, parfait payement des moïlons qu’il a régallez dans l'ile et nettoyement des puisards, réservoirs des sources sous la voûte, et autres Ouvrages (piles des fe a Re OA
14 décembre : à luy, pour les bois qu’il a déchargez
d’un bateau venu de Rouen, et autres menus ouvrages
qu'il a faits à la machine. :.....:.,.,,...... 185#
12 janvier-23 febvrier : à Josse ne Paurre et consors, lerrassiers, parfait payement de 1489 5°, à quoy montent les terres qu'ils ont enlevées pour élargir la terrasse et garnir les affaissemens derrière la muraille du réservoir de Louvetiennes (2 p.)........... 9398 5°
9 mars : à eux, pour les terres qu'ils ont applanies dans l'isle de la Loge, les moilons qu’ils ont transportez hors lad. isle et l’isle Gautier, et les trous qu'ils ont faits dans les estangs des Graissets............ 159% 10°
12 janvier : à Nicocas Cuerris, terrassier, pour 53 toises 1/2 de fossé fait au bout de lestang des Graissets, et les cailloux qu’il a portez et dressez devant les grilles et sur la grande digue proche la machine. ... 764 10°
26 janvier : à luy, pour les terres qu'il a enlevées pour une glacière et pour les affaissemens du petit réservoir prothe Je "tonpin sun nn ie erotoe 8t
19 avril-15 juin : à luy, parfait payement des ouvrages de conroy qu'il a fait à l'estang des Graissets, les
cailloux qu’il a ramassé dans l’enclos de la machine et autres ouvrages (5 -p.)...:.:..::,...:, 8044309 13 juillet : à luy, pour les terres qu'il a enlevées au pied de la rampe du regard, au bout des pilles, et à costé de l’aqueduc du regard de Jongleur........ 91945* 21 septembre : à Anroixe Héuowr, terrassier, pour les terres qu'il a transportées devant les digues de Croissy, Chatou et la Chaussée, et les bois et recépures de pieux qu'il a voituré de dedans les isles dans le vieux maga- Qi ten Le donnent de d2: 3 DONS 19 octobre : à Jean Gnanoine, pour trente-six puits qu'il a recouveris sur les aqueducs du Chesnay, et un trou qu’il a fait et rempli dans le réservoir de Louve- HénRS de Sa bnl de He TURN ES j4 at 9 mars- 6 avril : à Jean Frane, parfait payement des labours par luy faits et de l’ozier qu’il a fourni et planté dans les isles et le long des bords de la rivière neuve Gabin Re a. 5 RON h 19 juin : à luy, pour les plants d’oziers qu’il a labouré dans les isles et aux environs. .......... 189ft 11° 6° 21 septembre : à luy, pour les cailloux, libages et moiïlon qu’il a fourni dans les digues, depuis Chatou Asa Deadnn sien ous HONTE
CHARPENTERIE
12 janvier : à Raouz pe Pierre, dit La Porte, parfait payement de 5359 15°, à quoy montent les bois qu’il a employé par augmentation aux charpentes de la machine, ebautres fournitures... :.....4.,..,..... 809t 25°
26 janvier : à luy, pour, avec 8500 qu'il a reçus en 1686 et 14484 10° 3% en bois et savon noir qu'il a eus du magasin, faire le parfait payement de 11000f pour l'entretien de lad. machine pendant l’année dernière DONS UNS PAR DEE LRMEL Ur Bus FEAT 10514 9° 9°
2 février : à luy, pour son remboursement de pareille somme qu’il a cy-devant payée pour les bois et le savon noir qu’il a eus du magasin de la machine et qui luy a esté déduite et précomptée dans le parfait payement de l'entretien de lad. machine pendant l’année dernière, expédié le 26 janvier dernier........... 1448 10° 3°
9 février-19 octobre, à luy, à compte de lentretien qu'il a fait aux charpentes de la machine (12 p.). 8500
23 février : à luy, parfait payement de 17565 10°, à quoy montent les bois qu'il a employez aux charpentes qui rempiètent l’isle Gautier, aux deux digues à la teste des isles dans la rivière neuve, et autres bois d'augmentation qu’il a fourni dans les isles.. 15654 10°
IMPRIMERIE NATIONALE
29 juin-14 décembre : à luy, sur les bois qu’il fournit par augmentation (7 p.)............... A5oof 10 aoust : à luy, sur les bois employez au regard au bout des piles et au regard du Jongleur....... Booîl 9 mars : à Jean-Jaques Auserr, charpentier, parfait payement de 2572ft 9° à quoy monte la dépense qu'il a faite pour la voiture, abattage et éccarissage des bois qui sont venus de la forest de Compiègne, pour les arbres, courbes et embrasures de provision pour les roùes de la mathine de la rivière de Seyne............ 57ot 9° 23 novembre : à luy et La Porte, à compte de leurs ouvrages de charpenterie pour la machine. .... 3000 1 4 décembre : à Jean Gizcer et consors, pour les bois qu'ils ont débité pour faire des armoires à mettre les outils des ouvriers de la machine, sur la rivière et dans
les phéiéantssi, Die Le Rhino
Somme de ce chapitre. ... 220098 4° 7°
COUVERTURE
26 janvier : à Esrienne Yvon, couvreur, à compte de ses ouvrages de couverture et réparations à Ja machine GR ADO RU CN RE AMEN te te ADD OU
MENUISERIE
o mars : à Micuez Dusois, menuisier, parfait payement de 4559 14° 5°, à quoy montent les ouvrages de menuiserie faits aux magasins, forge et fonderie et portes de closture de la machine.........,....., Gogtt 14° 5
30 juillet : à Euizasern Berrow, veuve Lavier, à compte des ouvrages de menuiserie qu’elle a fait faire au grand puisart et au pavillon de la machine.......... 100
6 avril-21 septembre : à Louis Niver, menuisier, à compte des ouvrages de menuiserie qu'il a fait à trois portes de closture, à la chapelle, au pavillon et à la tour dede fnohine (a peu, it ia, 800
Somme de ce chapitre..... 15071 14° 5
SERRURERIE
29 juin : à Josepn Rouirxé, serrurier, parfait payement de 816ot 13° 8%, à quoy montent ses ouvrages de serrurerie aux magasins, forge, fonderie et pavillon de la machine, en 1685 et1686, déduction faite de 3368 7° 8* pour 1 4009 livres de fer neuf et 25873 livres de vieux fer qui luy ont esté livrez au magasin, sçavoir : le neuf 39928 6°
26 janvier-14 décembre : à Parppes Renaucr et Vincent Morez, serruriers, parfait payement de l’entre-
à 9h le cent, et le vieil à 74 10° le cent.....
tien par eux fait aux ouvrages de serrurerie et de forge
de dal. machine (12m) sise 10000 Somme de ce chapitre... . ... 103928 6° CHARBON.
19 avril: à Pierre Darciy, pour 51 muids 1/2 de charbon qu'il a livré pour employer aux réparations des ouvrages de plomberie de la machine... .... 15h 10°
OUVRAGES DE FER
12 janvier-6 avril : à François Noëz, serrurier, à compte des fers d’équipages qu'il a fourni au grand puisard de la machine (92 p.)................ 1500
19 avril : à Gérarn Loxcuer, forgeron, parfait payement de 3033 9°, à quoy montent les manivelles qu'il a livrées pour la machine en 1685 et 1686.. 3334 9°
À Jaoues Loncuer, forgeron, parfait payement de 2647 16°, à quoy montent les manivelles qu’il a livrées pour la machine en 1685 et 1686, ....... 247t 16°
h may-5 octobre : à luy, sur les manivelles qu'il a limrées hp). s8. AL Pass as male L6doft
23 mars : à Azexis Forprin et Roserr Bourer, serruriers, à compte des fers qu’ils ont fourni pour les équipages des puisards à mi coste de la machine. ... 5oot
9 mars- 29 juin : à Nicouas Deseusrres, à compte des fers qu’il a livrez pour la huitième chaine des grands chevalets et pour la seplième des petits, et autres ouvrages pour la machine (a p.).............. 65ot
23 mars-2 novembre : à Prerre NorRer,, marchand de fer, à compte des clouds de vannes et autres marchandises qu’il a livrées pour la machine (3 p.). 1300
12 janvier : à luy et Prerre Menorr, à compte de Ja première, deuxième et troisième chaine des pelits chevalets de la machine et de la neuvième et douzième des DO Ron hiate Li ee Ah RAA EE ETS Lo
7 septembre : à Mexour, sur les fers et acier qu'il a fournis pour les pistons des corps de pompe.... 5ooît
9 febvrier- 16 novembre : à Vincenr Morez, serrurier, à comple des fers fournis aux équipages des corps de pompe pour les puisards et autres endroits de la ma- Le PRIE eee PR A RER ET PR RSR EEE QUES ESA ENT OL
23 febvrier-2 novembre : à luy, sur les fers qu'il fournit par augmentation dans les puisards et autres endroits (6 plans nb nat ue ta st
12 janvier-23 febvrier : à Parcippes Renauzr, parfait payement des fers qu’il a fourni pour la quatrième chaine des chevalets de la machine (3p.). 3392# 18°6°
9 mars-15 juin : à luy, parfait payement de 2630 h°,6%, à quoy montent les fers d’angmentation et trois
ANNÉE 1687. — MACHINE DE LA RIVIÈRE DE SEINE
manivelles qu’il a livrez pour la machine, déduction faite de 378 9° pour ferrailles qu'il a eues du magasin (a me)s rem dede abat 4e a ST 6
10 aoust-16 novembre : à luy, parfait payement des fers d'augmentation qu’il a livrez depuis le 12 juin der- MAO ÉD DANS US NE LUS jee «0 DRE
12 janvier-14 décembre : à Jean Prousr, pour les cuirs forts et clouds à piston qu’il a acheptez à Liège pour les corps de pompe de la machine (4 p.)... 1969 16°
30 juillet : à luy, pour son remboursement d’une manivelle qu’il a payée à Liège pour lad, machine. 867t 3°
Somme de ce chapitre...... 215734 4°
OUVRAGES DE QUIVRE.
26 janvier-19 octobre : à Josepa Royer, pour l’entretien des ouvrages de cuivre, des équipages et des corps de pompe de la machine, en 1686 et 1687(3 p.). Dee OR PR D UE 0 TT ne an de der DD
9 febvrier - 30 novembre : à luy, à compte des ouvrages de cuivre qu’il fournit pour les équipages des puisards de la machine:(9-p).::. 41... 20044019
13 juillet : à luy, sur les racordemens de cuivre aux régardatel Conde. Lee esse) DOON
Somme de ce chapitre. .... 223111 19°
PLOMBERIE
9 febvrier-5 octobre : à Jaques Lucas, plombier, à compte des plombs qu'il a livrez pour la tour de la machine et pour l’aqueduc (11 p.)........... 11100N
GODRONNAGES,
9 mars-29 juin : à Micuec Descawps, calfateur, parfait payement de 134264 17° 4°, à quoy montent les godronnages, calfeutrages et réparalions faites aux charpentes et baches des puisards de la machine depuis 1684 Cape ne En a Gi ee le
14 décembre : à Jean Le Vasseur, à compte des godronnages aux charpentes de la quatorzième roue et à la couverture des vannes de lad. machine. ..... 15ot
Somme de ce chapitre..... 25764 17° 4
CORDAGES
12 Janvier : à Esrrexne LançLois, cordier, parfait payement de AGoï 10°, à quoy montent 1440 livres de cor-
dages, 41 seaux et 22 livres de cloud pour les moulins & dhapelet.. FUN EN AES PANNL 0 44: 184 10°
VITRERIE
15 juin : à CLaune Cosserre, vilier, pour réparalions de vitrerie faites en 1686 aux bastimens de la ma-
FU CEE EUR CLONE RMS LU NES D NE CT AIN RME AN LA
PAVÉ
30 novembre : à Lours Rexousr, paveur, à compte de ses ouvrages de pavé sous la voûte et sous les grands
chevalets-de la: machine: :., 4 :.1,4, 145 oott
PEINTURE
6 avril - 4 may : à Jeax-Baprisre Fauconnier, à comple des ouvrages de peinture qu’il a faits aux menuiseries, des portes de closture et dans la chapelle de la ma- Pme CD Ne a lraeaa io e e ÉD O0
12 janvier : à Guiccauwe Tournay, pour la voiture de 29 cuirs forts et deux paniers de clouds à piston pesant 1131 livres, depuis Liège jusqu’à Paris. ... 914 4° 7°
30 juillet : à luy, pour la voiture de 584 livres pesant de cuir et d’un cry, depuis Liège jusqu’à Paris. 784 13°
26 janvier : à Maurice Le Cerr, pour quatre journées de voiture qu’il a employées à transporter des vieux cuivres dans les magasins de Versailles et autres voyages pour mener des bois et madriers pour l’exaucement de la bache de la tour, à 10 par jour....... a su ON
14 décembre : à luy, pour les voitures des bois de sapin, venus de Rouen, du port de Prunay, dans les maga- Sins Je lainachiner oc ren pt 139 10°
9 febvrier : à Louis Le Mesie et consors, pour la paille, échalats et harres qu’il a fournis pour la glacière qe" 1° 6°
23 mars : à Paicippes Lespine et consors, pour 4 arpens 1/2 de pré qu’ils ont défriché le long des bords de la rivière dans l'isle la Loge et l'ile Gautier. ... 81
dérlar machines el EL Man recrue
6 avril : au s° Renauzr, pour son remboursement de ce qu'il a payé pour les ornemens de la chapelle de la machinbs us su Adidas nié des vais oeil: 13"
19 avril : à Nogz Maiccor, pour cinquante paniers d'ozier à brayer et vingt-une douzaine de ballets qu'il a livrez pour les provisions du magasin de la ma- Cned tie 600:
15 juin : à Micuez Goperroy, chirurgien à Bougival, pour avoir pensé et guéry le nommé Sauvace, charpen-
tier de la machine, de quatre playes qu’il s’est fait en travaillant aux charpentes de lad. machine....... alt
10 aoust : au s° Vanperaursr, marchand à Rouen, pour deux pièces d’estain d'Angleterre qu’il a livrées, pesant 6/0 livres, à raison de 55 le cent..... 359
2h aoust : à Roserr Marouanr, pour onze journées de voiture qu'il a employées à voiturer les plombs, cuivres et bois de démolition des regards et de la tour au ma- Hal: AGREN intel MAUR EN DS LU
21 septembre : à Jeax Tuevener, chirurgien, pour les pensemens et médicamens qu’il a fournis aux ouvriers blessez dans les travaux de la machine...... 1314 5°
Somme de ce chapitre. .... 14764 à° 14
Remise au s° Le Bescue, restant du fonds fait en 1687
pour les réparations de la machine. ........ 19091
OUVRIERS À JOURNÉES
12 janvier-14 décembre :
aux serruriers , charpentiers et autres ouvriers qui ont travaillé à l’entretien de la machine depuis le 21 décembre 1686 jusqu’au 12 décembre 1687.(25 p.)......,...,:.. 174089 a" 1°
MAÇONNERIE
5 janvier-23 novembre : à CLémenr Variv, Harsan et Perraurr, entrepreneurs, à compte des matériaux qu'ils font arriver pour la Surintendance des bastimens à Fontainebleau (16 p.) désbas docte Ce DOON
16 mars-26 octobre : à Varin et Harsan, à compte des réparations de maçonnerie qu’ils font au chasteau de Fontainebleau (15 p.).:.%..1:,........... 0000!"
20 juin : à Maraunix et Micuez Harsax, Anpré Pau et Louis Bonxer, entrepreneurs, parfait payement de h64ot 1 4° 2°, à quoy montent les tablettes de grais posées sur les murs de closture des quatre parquets faits dans la forest de Fontainebleau en l’année 1686. 4hott 14° 9
À eux, parfait payement de 36634 5° 7°, à quoy montent leurs ouvrages de maçonnerie pour la construction de deux escuries neuves à l’hostel du Mayne. 1163 5° 74,
27 juillet : à eux, parfait payement de 215034 14° 1°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie par eux faits
pour la construction des murs de closture de quatre parquets faits aux environs de la forest de Fontainebleau en LA Le SP OS ARE Re PO EN LU je 5 janvier -9g novembre : aux nommez Pauzy et Bru- NELET, entrepreneurs, à compte de l’aqueduc qu'ils font
pour conduire l’eau depuis le chemin de Paris jusqu'aux prez derrière la Coudre (18 p.)........... 11800
5 janvier-26 octobre : à Gauzrier et Fouquer, entrepreneurs, à compte des ouvrages de maçonnerie et conroy qu'ils ont faits au réservoir de la Charité d’Avon (DD. ser Less a800f
Somme de ce chapitre. ... 32907 13° 0°
CHARPENTERIE
16 mars-9 novembre : à Morrizon, charpentier, à compte de ses ouvrages à la Surintendance des bastimens et divers endroits du chasteau de Fontainebleau ÉD De à ro I a En COM ol
18 may-9 novembre : à Vesar, charpentier, pour la pose de 71 poutres neuves qu’il a mis sous œuvre en divers endroits dud. chasteau (9 p.)......... 7100
27 juillet : à Henry Berurier, parfait payement de 3664 8° 11°, à quoy montent ses ouvrages de charpenterie pour la construction d’une escurie à costé de l’hostel du Mayne, en 1685, y compris 814 8° qui luy ont été diminuez pour le prix de 148 pièces de bois provenans des maisons abattues, estimé à 551 le cent. 4834 0° 11°
À luy, parfait payement de 13564 13°, à quoy montent ses ouvrages de charpenterie en 1685 pour la construction des corps de garde à Fontainebleau. ... 6564 13°
29 juin: à M. le marquis pe Torsy, pour quinze arbres qui ont esté abbatus dans sa forest d'Egreville pour faire des poutres pour le chasteau de Fontainebleau, à 150 pièce. .
29 juin : à M. le marquis ne Sournis, pour quatre arbres par luy fournis pour idem se sx 2600N
24 aoust : au s° Jounain, pour treize poutres fournies 156ott
31 aoust : à Nivecon, pour une poutre de bois qu’il a OUR. - à. TiVutekeha
pour idem, à 120 pièce
Rein der r0e DUN Au nommé Bneté, pour une poutre....... .. 78h À Bezanp et consors, pour cinq poutres ..... A5oh 9 novembre : à Bursau, pour six poutres .... 6oott À Pierre Dureiz, pour quatre poutres. 2664 13° 4° 23 novembre : à SÉBasrien De La Croix, pour son remboursement de la dépense par luy faite pour l’exploitation et débit des poutres acheptées dans le parc d’Aigreville pour led. chasteau....,......... 154% 9° 0°
21 décembre : à Pierre DE LonGe, charpentier, pour quatre poutres de 15 et 16 pieds de long et de 14 à 15 pouces de gros, à raison de 35% la pièce... 140
Somme de ce chapitre. ... 18438 15°
Remise au s° Le Beseue, restant du fonds fait en 1687 pour lesd, poutrest:. #44 404 2 52178
COUVERTURE
a febvrier : à Jean CuarcorT, couvreur en chaulme, parfait payement de 166 10°, à quoy montent les couvertures de chaulme qu'il a faites aux escuries du chenil, à celles des chevaux de Monseigneur et autres endroits dépendans du chasteau de Fontainebleau. 66 10°
30 juillet-9 novembre : à luy, parfait payement des ouvrages de couverture de paille qu’il a faits aux escuries du chenil et aux nouvelles escuries et remises de Monseigneur (4 p.).:-4#4.,44..e. Die 620
29 juin: à la veuve Gnrocner, parfait payement de 16714 14° 9°, à quoy montent les ouvrages de couverture d’ardoises neuves et tuiles qu’elle a fait faire au chasteau de Fontainebleau et lieux en dépendans, en 1684 et LOC AR EST MA RUE ACIER PA ME TX 5714 14° 9°
10 aoust : àelle, à compte des ouvrages de couverture de tuile à la Chancellerie, sur lappartement de M. le Chancellier à Fontainebleau... ........... 8ott
Somme de ce chapitre. .... 13284 4° 9°
MENUISERIE
19 janvier - 26 octobre : à Saurer, menuisier, à compte de ses ouvrages en divers endroits dud. chasteau (9 p.). Rd M GERe os ui de our ON
SERRURERIE
h may-7 décembre : à la veuve Rossienoz, serrurier,
à compte des ouvrages et réparations de serrurerie qu’elle fait faire en divers endroits du chasteau de Fontaineblente Ch DUi ee nb de ete: 1300 29 juin : à elle, parfait payement de 13194 15° 10°,
à quoy montent les ouvrages de serrurerie qu’elle a faits et fournis aud. chasteau en 1683 et 1684. 5624 15° 10% À elle, parfait payement de 1093 12° 10° pour ouvrages faits en 1685................ 1434 19° 10% 19 janvier-31 aoust : à Vazenrin, Lagric et consors, serruriers, à compte de leurs ouvrages de serrurerie à la Surintendance et en divers endroits dud. chasteau
(pos AM SANTE Re Tee . 1000 Somme de ce chapitre..... 30064 8° 81 VITRERIE.
29 juin : à Guizcaume Tisseranr, vitricr, parfait payement de 63att 8° 4° pour ouvrages de vitrerie faits aud. chasteau en 1684 et 1685 ...... tee . h32t 8° 4î
À luy, à compte de ses ouvrages, tant à la Surinten-
dance qu’en divers endroits dud. chasteau. . ... 300 Somme de ce chapitre. ..... 7324 8° A° PLOMBERIE.
29 juin : à la veuve Anpré GirarD, plombier, parfait payement de 948 9° 8*, à quoy montent ses ouvrages de plomberie aud. chasteau et le charbon fourni pour souder et désouder les ajoutages de cuivre et faire les racordemens des fontaines du parc en 1685.... 748 9° 8°
PAVÉ
19 janvier-7 décembre : à la veuve Ducaemix, paveur, à compte du pavé dont elle fait provision pour la chaussée de Chaiïlly, la Surintendance et divers endroits du chasteau de Fontainebleau (15 p.)....... 6200
27 juillet : à elle, parfait payement de 5106 5° 6°, à quoy montent les ouvrages et réparations de pavé
qu’elle a fait faire aud. chasteau et lieux en dépendans CR RO EE Mn eee da 9568 5° 6°
À elle, parfait payement de 12874 8° 2°, à quoy montent les ouvrages et réparations de payé faits aud. chas- CRUE dl Lois SES NEA ANDRE 2874 8° 9%
Somme de ce chapitre. ... 74434 13° 8°
PEINTURE
31 mars- 30 juillet: à Dugois, peintre , à compte des ouvrages de peinture et dorure qu’il fait à l'appartement de Madame ne Marnrexox à Fontainebleau et divers en- TOO DAME EE ad nr etude naiss hoot 20 juin : à luy, parfait payement de 6694 6° 5°, à quoy montent ses ouvrages de peinture aud. chasteau CR NOD DU AU e dd EU 206 kG9# 6° 5°
Somme de ce chapitre...... 869 6° 5°
SGULPTURE.
29 juin : à LaLanne, sculpteur, parfait payement de 1569, à quoy montent les ouvrages par luy faits aud. chasteau de Fontainebleau en 1686, et à l'appartement de Madame pe Mamnrenon. .................. 69t
28 septembre-14 décembre : à Mazières et LanGLois , sculpteurs, parfait payement des réparations qu'ils ont fait à la sculpture de la gallerie des Réformez et salle du billard aud chastéan (2 peine 1084
2 février : à Jean-Barrisre Cuissin, sculpteur, pour diverses menues réparations d'ouvrages de sculpture qu’il a faites en 1686 au chasteau de Fontainebleau. 64ït 12°
Somme de ce chapitre. ,.... 1217" 19°
LABOURS, AQUEDUCS ET TERRASSES
6 avril: à Nicocas MaromanD, parfait payement de 7084 15° 4%, à quoy montent les labours, semailles et fumages qu’il a faits dans les onze parquez des environs de Fontainebleau pour la nourriture des perdrix, en 1666eb/abem uen pe. Fées So8 ab dt
30 juillet : à luy, pour les labours et semailles par luy faits dans lesd. onze parquels.. ............ 2204 6°
28 septembre : à luy et Goienesauzr, pour la voiture de dix poutres, du bois Garnier au chasteau de Fontainebleau, à raison de 5oï chacune. .... RARES OU Boot
19 janvier-7 décembre : à Taizzarn, à compte des labours qu’il fait aux petits plants de chesne dans Penceinte des palis de la forest de Fontainebleau, et du deffrichement qu’il fait des ados des rayons desdits plants
16 mars-4 may : à Simon, à compte des plants qu’il
10)ooft
fait recéper dans l'enceinte des palis de lad. forest He Dee EUR RSR Re AS Le CON ER TE a AO
30 juillet-31 aoust : à luy, à compte de lescharpe de corroy qu’il a fait pour soutenir les eaues de la fontaine Belleau et de celle qu’il fait pour jetter la source de la fontaine de l’Estoile dans l’ancien aqueduc qui porte l’eau au chasteau de Fontainebleau (3 p.)...... 300
14 septembre-26 octobre : à luy, sur le corroy fait derrière la Coudre pour soutenir les sources et les jetter dans l’ancien aqueduc et les pierrées (3 p.).... 7ooî
2 febvrier : à Cuague et Pierre Mercier, pour, avec 146% 9° 4° qu’ils ont trop reçu, faire le parfait payement de 25ott à compte des labours qu'ils ont faits aux pelits plants de chesne dans l’enceinte des palis de la forest de Hs LOFT 0.
31 mars : à eux, parfait payement de 1676 10°, à quoy montent les labours et façons de terre par eux faits dans lad. forest de Fontainebleau. ........ 1864 10°
Fontainebleau... ....... RUN
29 juin-12 octobre : aud. Pierre Mercier, à compte des conroys qu’il pose à la teste du grand canal dans le parc du chasteau de Fontainebleau (6 p.)..... 1000
26 octobre : à luy, sur les terres portées et gazon qu'il pose au pourtour du réservoir d’Avon et les conroys qu'il fait en plusieurs endroits du parc............ 9008
14 décembre : à luy, pour avoir pellé et nettoyé, dans la partie de la routte ronde qui traverse les pallis de la forest de Fontainebleau, 1707 toises de long sur 5 toises de large, à raison d'un sol 9 deniers la Loise 149 7° 3°
2 febvrier : à Louis Gurczemer et consors, parfait payement de 984 8° 6°, à quoy montent les terres plan-
COUTAMeNL NUS LAURE RAR
tées en plant de chesne, charme, orme et aulnette qui ont esté labourées, façonnées dans les carrez du parc du 8# 8° 64 1 juin-31 aoust : à eux, sur Île premier et le
chasteau de Fontainebleau... 0040 0e
deuxième labour qu’ils font aux petits plants dans les Cannot: Qu pare Ca pis be RÉ LS. mot
5 janvier-10 aoust : à Fournier, à compte des ouvrages qu'il fait pour l’aqueduc, proche le regard de la Madelaine, pour conduire les eaux des environs dans led. regard, (ab int Et en 8008
5 janvier-h may : aux nommez Grincor et Simox, terrassiers, à compte des pierrées et aqueducs pour Ja recherche des eaux, depuis Samois jusqu’à la Madelaine (HO ES MÉAN MT aPe ee des des 0DON
33 mars : à Jaques et Licer Moreau et consors, terrassiers , pour 38 thoises 3/4 cube de Lerres qu’ils ont fouillées et transportées pour achever le réservoir dans le jardin de la Charité d’Avon, à Fontainebleau, à 4K 5° Ja 164 13° 9°
16 novembre : à Gran» et Dusois, terrassiers, pour
thoise cube...
les Lerres qu’ils ont transportées du bout du grand canal dans lun des bosquets de la Garenne, dans le parc de Fontainebleau, et autres terres portées des escuries de Monseigneur prez le cimetière............ 7at 9° 6°
Somme de ce chapitre... .... 1794at 8°
à ROUTTES.
16 febvrier-13 avril : à Rapin, à compte des routtes qu'il fait dans l'enceinte des pallis de la forest de Fontainebleau pour la commodité de la chasse (3 p.). 350t
30 juillet : à Hamon et Gougr, entrepreneurs, parfait payement de 6251 10°, à quoy montent les ouvrages par eux faits en 1686 pour nettoyer et redresser les routtes de la forest de Fontainebleau pour la commodité de la chasse, et autres ouvrages tant pour sabler le carré des glacières que pour avoir mené aux champs les décombres du petit bastiment qui a esté abattu dans la cour des escuriés de da Rene... 40e. 406 6040"
14 septembre : aud. Hamon, à compte du netioyement des cours et places au devant du chasteau ...... 200
À luy et Boupon, à compte des routtes pour la chasse qu'ils font nettoyer dans lad. forest, à cause de leur enire he 0) One ARR SR nt Le GO
10 aoust : à Bizcaunez, arpenteur, à compte des journées qu'il a employé à tracer les roultes pour la chasse dans l'enceinte du palis de lad. forest de Fontainebleau. Hits ie ÉR RE 5 R 0 oût
CCC EC CCC CCC
Somme de ce chapitre.......
ct ms ha rm
ENTRETENEMENS DE FONTAINEBLEAU ET GRATIFFICATIONS.
19 janvier-20 juillet : à Pierre Hamon, ayant l’entretenement des travées qui enferment les sept parquets des playnes des environs de Fontainebleau, pour ses gages des six derniers mois 1686 et six premiers 1687 à cause dud. entrelenement (2 p.)...........,. 190N
19 janvier : à Bauron et Hamox, parfait payement de hot pour leurs gages à cause de l’entretenement des routtes faites dans lad. forest pour la commodité de la chasse, pendant l’année 1686............... 9ohot
6 avril : à Jaques-Pnrrippes Boisséau, dit CHATILLON, ayant celuy de l’orangerie de Fontainebleau, pour ses appointemens extraordinaires pendant lad. année. 200
6 avril : à Nicozas Varin, ayant celuy des arbres fruitiers du parc, en considération de l’augmentation de son entretenementi 202 + Maine ie de ere aie TOO
16 novembre : à luy, par gratiffication en considération des soins qu’il prend des eaues de Fontainebleau. . à LR PR RERO SERRES Rae ST ot
6 avril : à la veuve Despours, ayant l’entretenement des grandes et pelites palissades, en considération dud. entretenement pendant lad. année 1686....... 100N
Aux héritiers GazanD, ayant le soin de la nouriture des carpes et cignes du canal et des estangs du chasteau, en considération de l'augmentalion du nombre des cignes pendant lad. année... ............. 100t
À AnxGeziN DE LA SaLce, garde des parquets de lad. forest, sçavoir : liooït pour ses gages d’une année qui escherra le dernier de ce mois, et 200tt pour ceux de son Tab ot OO ON 30 juillet : à Juy, par son payement du bled qu'il a
garçon pendant lad. année. ......
porté dans lesd. parquets pour nourir les perdrix et faisands pendant une année écheue le dernier febvrier, à raison d’un boiïsseau 1/2 par jour......... 5hy#10°
30 novembre : à luy, sçavoir : Aooë pour ses gages d’une année qui escherra le dernier avril 1688; 200 pour ceux de son garçon, et 1 oo! pour ceux d’un deuxième garçon pendant lad. année.....,..... su ie 2) 207 ON
6 avril-31 aoust : à Resour, dit La Brie, garde des pallis de lad. forest, pour ses gages des six derniers mois 1686 et six premiers 1687 (2 p.)........... 300ot
12 octobre : à Pasquier Sovcuer, qui a cu soin des orangers dud. chasteau, pour ses appointemens des quartiers d'avril et. de juilleté . +. 4 44 NN 00f
Somme de ce chapitre... .... 35a7h 10°
JOURNÉES D’OUVRIERS
9 janvier-16 novembre : aux jardiniers et manœuvres
et autres ouvriers qui ont travaillé en divers endroits du chasteau de Fontainebleau et lieux en dépendans, depuis le 1° décembre 1686 jusqu’au 8 novembre dernier
(ÉVEE : 2) PRE SE ERP EE à SRE
16 febvrier : à ceux qui ont travaillé à serrer les glaces
et qui ont remply les glacières de Fontainebleau en jan-
NOTA 6 NUS LÉ NOTE AS à Ha pooon 8!
Somme de ce chapitre... 101174 14° 10°
2 mars : au s' Guymonr, directeur de la manufacture des glaces façon de Venize, pour neuf glaces de miroir qu’il a livré et fait poser dans l'appartement de Madame DE MainteNoN au chasteau de Fontainebleau, au mois de septembre: dernier. ....44..442% RS EU dt UE
À Jean Papgzain, ramonneur, pour 432 cheminées qu'il a ramonnées aud. chasteau pendant la présente ADD Ée re ND eut 1710
13 avril : à BizraupeL, arpenteur, à compte des journées qu'il a employé, tant à tracer les routtes pour la chasse dans l’enceinte des pallis de lad. forest, qu'à accompagner le s° Lescorcué dans la vériflication de l’arpentage des routtes pour la chasse faites sur les reims de lad. forest, dans les bois des particuliers. . ... 160
11 may : à Lepru, à compte de la voiture des orangers de Fontainebleau à Versailles. .......... 3oot
29 juin : à Maruunix Ticer, maistre charron, pour parfait payement de 4174 10°, à quoy montent les ouvrages de charonnage par luy faits et fournis au chasteau en 10016108 MES RONRRe MANRS ASS S 317 10°
6 juillet : à luy, à compte des ouvrages de charonnage qu'il a fait dans les lieux dépendans dud. chas- TEA A M ARORT DAS RD MS NT ... 200f
10 aoust : à luy, pour supplément du parfait payement des ouvrages de charonnage qu'il a fournis ey-dessus, par lequel 11 luy a esté déduit la somme de 100 qui luy avoit esté précomptée dans un précédent parfait payeméntsle 4O0mars 16807 122809) Va Re .. 100f
30 juillet : à MarcaanD et Guixepaur, pour la voiture de dix-huit poutres qu’ils ont amenées pour le chasteau , sçavoir : quinze d’Esgreville et trois de Courtry, à raison de soirehacune 2 DOANSRRR RE CRIS M PMR ESX 5lot
19 octobre : au s' Larré, pour 348 toises 1/2 de planches de batteau qu’il a acheptées pour le service de S: Mia Fontainebleau. 2470700) int 377 11°
3 novembre : à M. le marquis pe Sainr-Hérem, pour son remboursement des dépenses extraordinaires qui ont esté faites pour les parquets des environs de Fontainebleau en 1687....... MED A NRA AE RS 190 1/°
9 décembre : à Jean Tessier, marchand, pour douze chaudrons de fonte avec leurs couvercles garnis de chacun un crochet et vingt-quatre poulyes qu’il a livré pour 1e soie der8 M Ut. MARNE EE 64 9°
21 décembre : à Dominique Varisse, ramonneur, pour 655 cheminées qu'il a ramonpées au chasteau de Fontainebleau et autres bastimens dépendans d’iceluy, à raison de 8° pour chacune, et de 18 qu'il a visitées à la Surintendance desd. bastimens dépendans d’iceluy, à 3° la pièce: se Met AR NT OO 2290444
Somme de ce chapitre. ..... 30384 14°
Remise au s' Le Besçur, restant de divers fonds faits en 1687 pour Fontainebleau........... ... 69164
= CHAMBORD
MAÇONNERIE
9 mars- 9 novembre : à Lacuanr, maçon, à compte des ouvrages de maçonnerie pour les réparations des murs du parc de Chambord (5 p.).......... 1480tt
18 may-2 juin : à luy, sur les réparalions de maçonnerie qu’il fait au chasteau (2 p.)............ hoott
29 juin : à luy, parfait payement de 1500, à quoy montent les ouvrages et réparations de maçonnerie par lui faits aud. chasteau et lieux en dépendans, en 1686. 81 1/°
Somme de ce chapitre....... 1888 14°
CHARPENTERIE
a juin-9 novembre : à Besnier et la veuve Ray, charpentiers, à compte de leurs ouvrages de charpenterie pour les réparations du chasteau et des palis (3 p.)... 65ott
29 juin : à eux, parfait payement de 3228 7°, à quoy montent les ouvrages de charpenterie par eux faits à la maison du faisandier et les réparations à celle du
chasteau et lieux en dépendans....... ae 12008 7e Somme de ce chapitre. ....... 8781 7° COUVERTURE.
29 juin : à Tesnier, couvreur, parfait payement de 2h74 2° 4°, à quoy montent ses ouvrages de couverture aud. chasteau et lieux en dépendans, en l’année 1686. LA Ne et Le NEA à SC EU instru
7 septembre-21 décembre : à luy, parfait payement de ses réparations de couverture aud. chasteau , déduction faite de 8H 16° pour 1100 de tuile qui luy ont esté donnez en compte (3 p.)........... 5 OL aa 6°
Somme de ce chapitre. ..... 559h 4° 6°
29 juin : à Bonxer, menuisier, parfait payement de 236% 11° pour réparations de menuiserie par lui faites aud, chasteau et lieux en dépendans, en 1686. 1364 11°
VITRERIE
29 juin : à la veuve Marcuann et Trincarp, vitriérs, parfait payement de 18814 5° 8°, à quoy montent leurs réparations de vitrerie aud. chasteau...... 1814 5° 8
SERRURERIE
16 mars-16 novembre : à Cuvizzier, à compte des ouvrages de serrurerie et gros fer qu’il a fourni au chasteau de Chambord en 1683 (2 p.)........... goot
2-29 juin : à Beausouan, parfait payement des réparations de serrurerie qu'il a faites aud. chasteau et lieux en dépendans, en 1686 et 1687 (2 p.).. 1014 19° 6%
Somme de ce chapitre .... 10014 12° 6°
PLOMBERIE
16 mars-9 novembre : à Maseuine, plombier, à compte de ses ouvrages aux combles du chasteau, de ta chapelle, logis en aile et gallerie à costé (3 p.).. 8oot
PAYÉ
29 juin : à PommemoLze, paveur, parfait payement de 14 8° 10° pour réparations de pavé par luy faites aud. 7 P P Fo ATAE AT
chasteau en 68064052 eU Ge era 214 8° 10°
6 juillet : à luy, à compte des réparations de pavé
qualite. DM NE RE a An REA L, SE Ko CU Somme de ce chapitre... ... 2114 8° 10°
OUVRAGES DE TERRASSES
31 décembre : à Jean Lorsrron et Jaques Rogerr, terrassiers, parfait payement de 39574#11*10", à quoy montent les terres par eux transportées de l’avant-cour du chasteau de Chambord au pourtour dud. chasteau, 6011008 € LOI LS 0 dura nn 55744 11° 10°
ANNEE 1687. — GAGES
quoy montent les menues dépenses par luy faites pour les bastimens de Chambord en 1686....... ot 19° 8 Q mars : à Marmieu Lacnanr, entrepreneur, pour l’enlretien de la maçonnerie dud. chasteau pendant l’année 1686 AA ANS ie ds D ON A Besxier et la veuve Ragy, charpentiers, pour avoir entretenu la charpenterie dud. chasteau pendant Hd. année, et 5o pour les entretiens des palis des faisandériess rs, A de de Ga nee CDS ne 34ott À Vazexnn Tesnier, couvreur, pour l'entretien de la SONORE LS NN idee die de dt Va TOO À Raymonp Poiremozze, paveur, pour l’entrelien du DaNé. ea DS CARO DIE LAS Eu ue 290 A René Bonner, menuisier, pour celui de la menuise- TORRES ARE ERA À RON FO A 14g7t À Bauzouas, serrurier, idem de la serrurerie... 15of À Nicozas MarcnaxD et François Trinquarr, vitriers, pour l'entretien de la vitrerie ......:..... Diana nn À BeLzeron», concierge, pour l’entretien du frottape de parquet et nettoyement dud. chasteau . . ... . o47h À luy, pour avoir eu soin de l’horloge dud. chasteau. St FA EE te D Ua DON À Anroine Jourpaix, pour lentrelien des nettoyemens des allées de la Canardière........:,.:.,,4.4: 48h 6 juillet : à Durinçay, peintre, parfait payement de 360% 13° 9°, à quoy montént les ouvrages d'impression de peinture qu’il a fait à la tour de la chapelle, aïle joigoante, et aux logemens dud. chasteau, en 1685 et RON Rte me RNA CU ESS 10
Somme de ce chapitre... ... 29634 6° 5°
Remise aud. s° Le Besçue, restant du fonds fait en 1687 pour Chambord.......,...4,,%..4,.,,: 7968
GAGES
5 janvier-21 décembre : au s° pe Lessor, inspecteur et garde des démolitions de l’hostel de Vendosme, pour treize mois de ses appointemens, du 17 décembre 1686 au 17 décembre 1687, à 900! par an (13 p.).. 979
5 janvier-21 décembre : au s° pe Revxe, brodeur, pour sa pension et celle de sa femme pendant quinze mois, finis le 12 décembre dernier, à 2000 par an, pour le travail aux broderies de Saint-Cyr (5 p.).... 25o0ot
5 janvier-21 décembre : à luy, pour son remboursement de la nourriture et payement de deux brodeuses, à 25° par jour pour chacune, pendant le mesme temps CD ne: Zétiga à raté dte sote abat die à rt D'OR
5 janvier-21 décembre : à L'Heruinor fils, autre
brodeur, pour sa pension à cause du travail qu'il a fait aux mesmes ouvrages, pendant le mesme temps (5 p.).
5 janvier-16 novembre : aux nommez pe La CnamBre, pu Trier, La Lande, Vizcemenan et Pairippes Le Mais- RE, dit La Barre, gardes eslablis pour la conservalion des arbres des avenues et rigolles des environs de Versailles ou du Perray, pour une année de leurs gages finic le dernier octobre 1687, à raison de 45K par mois pour chheum (0 Bees an ns en tease 2700
12 janvier : au s° Harnouin, contrôleur, en considération du séjour qu’il a fait à Versailles et du soin qu'il a pris des bastimens pendant l’année 1686 ..... 3000
Au s° Mere, aumosnier desd. Bastimens, pour sa pension pendant lad. année. ... ÉÉOORERMAERE"T
Aux Récolets de Versailles, pour avoir célébré la messe à la chapelle de la Surintendance des Bastimens pendant lad/ année. 2h it ES bise. ddleh a 2 Doit
12 janvier - 24 aoust : au s’ Rocer, commis du 5° La Cuareze Bessé, pour ses appointemens des six derniers mois 1686 el six premiers 1687 (2 p.).. 1000
19 janvier-16 novembre : aux nommez Seserr, Li- GNIÈRES, Fouquer, Sarragack el Gussin, élèves peintres, Le Moyne, Gerarnin, et Le Lorrain , élèves sculpteurs, pour leur subsistance depuis le mois de décembre dernier jusqu’au mois d'octobre 1687, à raison de 29f! par mois pour chacun (6 pe) + ni Mt san
19 janvier : au s° SEron, médecin des Bastimens, pour sa pension de l’année 1686....... à AO
19 janvier-21 novembre : au s° Leresvre, contrôleur, en considération du séjour qu'il a fait à Versailles et du soin qu'il a pris desd. baslimens en 1686 et 1687 Cape} NIET PSC RM RE ER 60m oft
19 janvier -7 décembre : à Léonano ! Descuamrs, dit LA Fzeur, ayant l’inspection sur les aqueducs et conduites de grais posez depuis Joyenval jusqu’au dessus de Montaigu, pour une année de ses gages finie le dernier novembre, à 3ot par mois (12 p.)........... 360%
19 janvier-21 décembre : à Anrome L’Escuyer, employé à lever des plants ef à donner des alignemens et des niveaux dans la dépendance de Marly, pour une année de gages finie le dernier novembre (4 p.).. 1200
19 janvier-12 octobre : à Cuarces GnanDrRé, inspecteur de la maçonnerie des nouveaux bastimens de Marly, pour ses gages du mois de décembre 1686 an mois de septembre 1687, à 45 par mois (9 p.)....... A5o“
À Féux Granprré, inspecteur sur la maçonnerie di
1 Ou Liénan».
IMPRIMERIE NATIONALE
bastiment du buscher de Marly, pour ses gages du mois de-Mlécomhre 1 ABB ML LE, SU 2, 80û
26 janvier : à Louis Le Comre et Nicoras Ducar, gardes et morte payes du chasteau du Louvre, pour le soin qu'ils ont pris de monter l'horloge et d’alumer le feu de l’Académie françoise pendant l’année 1686. 6ott
Aux inspecteurs et employez cy-dessous, pour leurs gages des mois d’octobre et novembre 1686 :
Au s° Goueron, employé aux toisez pendant led. lemps, à RGB PIPAN TAN ia done Men, Le LL T6 ON Au s° pe SAINTE-CATHERINE, employé aux travaux de la plaine de Trappes, à 3000f.............. 5oott Au s° pe Francuieu, employé aux travaux de Buc, à SOON he A UE ARR EE Lt CS AE SOON Au s° Le Goux, idem, à goo! paran........ 150 Au s° »£ LaGranGe, idem , à 18008 par an... 300 Aus' Gun, employé à la butte de Montboron et aux aqueducs de Samson, à goof par an...... 15oût Au s' Descuareaux l’aisné, employé à la conduite des moulins qui eslèvent les eaux, à 150ott par an.. 25ott Au s° Ducniron, employé au magasin des plombs, à 2 DO PAR AM Le à à 2e p neue subis et RO Au s° Descouyr, employé au magasin des démolitions, d 1RODT DATA ete oese teen der ch + ON
PEN
Au s° pe Boursy, employé à prendre garde aux pa-
y veurs, 8 000"Dar An, 2. eut die base: DDIT Au s° Cuuprin, employé aux plans pour dessigner, à LD US ER dde ae ET E 25ot Au s° Jouanneau, employé à l'aile, à 1200.. 200 Au s° Fnosxe, employé à la place de l’hostel de Vendogme à taDotir il Rte M AA TES oo Au s° pe LA Croix, employé au nouveau réservoir à l'aile et à lOfmgene 4.44... 1, tab Au s° Hausseconne, employé dans le petit pare, à 1 ODNs n n ddres Au s° Jourpan, employé idem, à g00....... 15ott Au s° Pernor, employé idem, à g00#....... 15ot Au s° Micmecer l’aisné, employé à la pezée des fers, DOC ER RON Re NE ADO Au s° Micnecer le jeune, employé à la mesme rai- DOTE nie ai à te ie Rae. me 25 lb beis DE bretons: D SON Au s° Axprieux, employé au toisé des terres, 349 19°, sçavoir : 3334 6° 8° pour ses appointemens d'octobre et novembre, à 2000 par an, et 16% 13° pour supplément du mois de juillet dernier. ....... 349 19° 8° Au s° Anprieux le jeune, aydant à toiser avec led.
8° ANDRIEUX, à 20° Dar HONTE ee: eu tee nue DA
Au s° Le Courr, employé aux Capucines à Paris, à D ODOM Sn LL US PANNE PER ENS à ce TE Qt Au s° pe LA BouLaye, employé aux vitres, à 900 par ARRET MAN ENG UE DS Le PA SRE it PO
Au s° Cocnu, employé à la machine, à 3600 par
ANSE Re Lee a LORS NT de ee Rte Ne DO OI Au S'JONELEE, 4dem, à DoDt.u, 0. 0. 150f Au s° Boucauzr, idem, à goot............ 1561
Au s° DE La Broue, idem, à gooû%......... 150ot Au s° Rexneouin Suazem, charpentier à la machine,
A 1000102: LS SO ON
Au s° MauGer, qui a soin d’apporter la hauteur des Caux, à DODT HAN MAL Au nent ét ste 1504 Au s° pe Ruzé, employé à Saint-Germain et Marly, à 2000! ApOl An su LS a DEN PSS Dao Au s° ne La Mason Brancue, employé au magasin de Marly. 4 906 mat ans ui, 745 04 Bot Au s° Roussezor, employé au Perray, à 24008. 4oot Au s° L’Agsé, employé à visiter les ouvriers à Paris, à. 190 0 ne ie D oi ble LR OR LIU 0 0 D
Au s° Laronraine, employé à prendre garde au bois
des charpentes, à goof par an.............. 15ot A Azcserr Garrarr, employé sous led. LaFonTaINE , à DO DIE OU. eine there 040 Au s° Brurin le père, garde de l’estang du Mesnil, à DO N er b eee Role see dass ete DO ON À Cuarces Legrun, porlier de l’hostel des Inspecteurs , À 207 PAP ON. Liu su ds dau ae dress ait ane OA
A la veuve et héritiers de Guizemor, portier de l’hostel de Limoges, à 20° par jour. ,............, Oat
13 avril : auxd. s'° Gouson, SAINTE- CATHERINE, DE Francueu, Le Goux, DE La Grance, Guizuin, DEscHaTEAUx laisné, Picor, Ducniron, Desrouyr, Boursx, Cnuprin, Joanneau, L'Esperance, les trois derniers mois de 1686 et le premier de 1687, à 720% par an; Frosne, De LA Croix, Hausseconxe, Jourpan, Peror, à 12001; Macuezer l'aisné et le jeune, Anxprieux et Anprieux le jeune, LE Courr, pour aoust, septembre et décembre 1686 et janvier 1687; DE LA Bouraye, Cocau, pe LA Broue, Boucauer, aoust, septembre et décembre 1686 et janvier 1687, Renne- QuiN SuALEM, Mauçer, De Rusé, pe Maison B£ancne, Rousseor, p'Errecay, à Monceaux, trois derniers mois 1686 et janvier 1687, à 1800; L’Agsé, Laronraine, Garrarr, Le Brux, Pierre Cocar, Brurix le père, Rosée, garde au grand aqueduc de Buc, trois derniers mois 1686 et janvier 1687; Lerèvre, dit La Viouerre, garde de l’estang-de la Tour, à 20° par jour; tous les sus employez pour le service de S. M., pour leurs gages du mois
ANNÉE 1687. — GAGES
de décembre 1686 el janvier 1687, à raison de ce que chacun d’iceux a esté cy-devant employé. 107694 13° 44 ‘ Gouceon, DE SainTE-Catue- RINE, DE FRANCLIEU, Le Goux, DE La Grancr, Des- CuATEAUX laisné, Picor, Ducnirox, Desrourr, De
Boursy, Cuupin, Jouanxeau, L’Esperance, FROSNE, DE
32 juin : auxd. s
La Croix, Haussecorxe, Jourpan, Perror, Micuecer l’aisné, Micueer le jeune, Axorteux, Anprreux le jeune, Le Court, pe La Bouzaye, Cocnu, pe Lasroue, Ju- MELLE, Boucauzr, Rennequix Suacem, Maucer, ne Rusé, DE Maison BLancne, Roussecor, »'Esrricuy, L’ABBé, DE LaronTaine, ALBerr Garrarr, Le Brux, Cozrarr, Brumix le père, Rosie et Lerèvre, tous inspecteurs et employés, pour leurs appointemens des mois de febvrier et mars dernier, à raison de ce que chacun a cy-devant esté emplopéu. aus sul ds ie tb ghost
7 septembre : ausd. s° Gousox, pe SainTE- CATHERINE, pe Franccieu, Le Goux, Guizuix, pour febvrier, mars, avril, may; Descnareaux l’aisné, Picor, Ducuiron, Des- LouyT, Boursy, Gaupin, Joanneau, L'Espenance, Frosne, DE LA Croix, Hausseconne, Jourpax, Perror, Micuezer l’aisné, Micueuer le jeune, Axprieux, Axprieux le jeune, Le Courr, pe La Bouraye, Cocuu, De La Broüe, Ju- MELLE, Boucaucr, Rexnexin Suazeu, Maucer, pe Rusé, DE LA Maison BLanoue, Roussecor, n'Erniony, Lapné, LaronTaINE, Azserr Garrarr, Cranzes Le Brun, Pierre Cozcarr et Brun le fils, tous inspecteurs et employez, pour leurs appointemens d'avril et may, à raison de ce que chacun est cy-devant employé. .... 9730 13° 4
19 octobre : ausd. s°®° Gouson, pe SaInTE-CATHERINE, DE Franczieu, Le Goux, à 1200: pe LAGrAxGr,, Gur.- LIN, Descuareaux l’aisné, Picor, Ducuirow, Descouysr, Boursyx, Caurin, Jouanxneau, L'Espenance, FRosNE, DE LA Croix, Hausseconne, Jourpax, Perror, Micuezer l’aisné, Micaeer le jeune, Anprieux, ANDRIEUX le jeune, Le Courr, DE LA Bourave, Cocnu, pe La Broüe, Ju- MELLE, Boucauzr, Rennequix Suarem, Maucer, De Ruzé, DE LA Maison BLancue, Roussror, n’Erricuy, Lapné, Laronraine, Azserr Garrarr, Cuarces Le Brun, Pierre Cozrarn et Brurin fils, tous inspecteurs et employez pour lesd. bastimens, pour leurs appointemens pendant les mois de juin et juillet, à raison de ce que chacun d'eux a cy-devant esté employé........."g97188 3° 4î
1h décembre : ausd, s° Gouson, pe Sainre-Carne- RINE, DE Fraxouieu, Le Goux, Guizuw, Descnareaux laisné, Picor, Ducmiron, Descouvr, Boursv, Caurin, Jouanneau, L'Espenance, Fnosne, pe La Croix, Hausse- CORNE, Jourpan, Perror, Micuezer l’aisné, à 1200; Micuerer le jeune, Anprisux l’aisné, Anprigux le jeune,
Le Courr, pe LA Bourraye, Cocuu, DE LA Broÿe, Ju- MELLE, Boucauzr, Rennequin Suazeu, Maucé, DE Rusé, DE LA Maison Braxcue, Roussecor, controlleur à Monceaux, »'Esrrecuyr, controlleur à Fontainebleau, Lassé, DE LA FonTane,. Acgert Garrarr, Cuarzes Le Brun, Pierre Cocrarr et Brun le fils, tous inspecteurs et employez, pour leurs appointemens pendant les mois d'aoust, septembre et octobre derniers, à raison de ce que chacun d’eux a cy-devant esté employé... 14073h
2 febvrier : au s' MerveizaauD, en considération du soin qu'il a pris des manufactures en 1686........ 1500
Au s° pe BEAUREPAIRE, pour ses appointemens en
ADS Pat RU ER Re APN QU es 30001
À luy, pour les gages de son commis en 1686. Goott 19 octobre : à luy, à comple de ses appointemens A Eee A ES ln a du et à PNOOË 2 febvrier : au s'° pe LA CuapeLe Bessé, pour ses appoiniemens-de1686,%.4. 4.0.0... 3000!
19 oclobre : à luy, à compte de ses appointemens de TOO TE PT ANT Panne Dev So DUO 2 febvrier-9 novembre : à CLaune Beaunier, gardemagasin de Saint-Germain, pour une année de ses gages finie à la fin d'octobre 1687 (5 p.).......... . 720 2 febvrier-3 aoust : à Jean Bouneuienon , employé au magasin de Marly, pour six mois de ses appointemens, à S 9 pan mo Papi) NA MU, Le te Fo eN 2 febvrier-26 octobre : à Jean Cnéanr, inspecteur sur la menuiserie des nouveaux pavillons de Marly, pour ses gages des quatre derniers mois 1686 et neuf premiers POSE CE nie RS A Got 9 febvrier : à Picor, inspecteur sur les ouvrages de l’aqueduc du gros mur, pour ses gages des trois derniers mois 1686, à goof paran.......,......,.. a95f 9 febvrier-17 aoust : au s° Monezz, employé à l’explicalion des médailles, à compte de ses appointemens CRE NAS PA MR le dla à à te dei DROU 9 febvrier-30 novembre : au s° Maxsarr, pour ses appointemens ordinaires et extraordinaires des trois derniers mois 1686 et neuf premiers 1687 (4 p.) 10000tt Au s° Davière, dessinateur sous le s° Mansarr, pour ses appointemens du mesme temps (4 p.)..... 12001 Au s° Caucuy, dessinateur, pour le mesme temps A SANS CES Re RARES RUE 1200!
Au s° Le Brun, premier peintre du Roy, pour ses appointemens du mesme temps (4 p.)......... 88oot 9 febvrier : au s° pe La Morrs fils, en considération des services qu’il a rendu en 1686......... .. goof Au s° Perraurr, greflier de l’Escritoire, pour ses gages de l’année 1686, et 2000 par gratiffication.. Ahoof
Au s' Perir, contrôleur des bastimens de Fontainebleau, pour ses gages pendant l'année 1686... 360oft 16 febvrier : à Marnieu Roussez, inspecteur sur les labours et plants de Marly, pour ses appointemens des quatre derniers mois 1686, à h5# par mois. ... 180 A Gasrox Arnaupin, autre inspecteur, sur la maçonnerie de l’aqueduc, pour ses appointemens pendant les mois de novembre et décembre 1686.......... got 23 febvrier : au s' Descopærs, contrôleur des bastimens de Chambord, pour ses appointemens de l'année dernière 1000100 L EU RIM Ra a he à à MIO 2 mars : au s' pe La Lowpe, à compte du travail qu'il fait pour les veriffications des toisez des ouvrages desd. D D A Canoe. ADOUT a mars-30 novembre : à Pierre Gaizzereau, dit Lassurance, dessinateur, à compte de ses appointemens (EDS LR MR tea RE es à l'écran et DO 9 mars : à Trisauzr, inspecteur à Chambord, pour ses appointemens de l’année 1686........... Boot 16 mars : à luy, pour ses appointemens depuis le 1° janvier jusqu'à ce jour............ 103 13° l* 9 mars- 19 avril : à Banrugceny D'AmBREINE, jardinier flamand, pour quatre mois 1/2 de ses appointemens qui écheront le dernier du présent mois (2 p.).. 295 16 mars : à Coururer, fontainier à Fontainebleau, pour neuf mois de ses appointemens, finis le dernier febrior 408 mL it bu Penn DS teen soon À Le Boureux, qui a travaillé au jardin de Saint-Cyr pendant cinq mois, supplément d’appointemens. . 200 30 mars : au s° Lamgerr, ayant l'inspection sur toutes les. conduites de tuiaux de fer de fonte, pour ses appoin- Lotions OBS Li da ane ice ane ace «TOO Au s° Vernier, peintre, en considération du travail qu’il a fait aux Gobelins en 1686.......... 3000 6 avril : au s° ViczrarD, préposé aux travaux des eaucs bonnes à boire, pour.ses gages de 1686..... 1900 Au s° Fossier, garde-magasin, pour ses appointemens ordinaires de 1686, et 70oft pour gages extraordinaires, * à cause du soin qu’il a des Maisons Royalles. .. 1900! 6 avril-24 aoust : au s° Bazcon, ayant la direction des grands et petits plants des Maisons Royalles, pour ses gages des six derniers mois 1686 et six premiers 1687
6 avril-24 aoust : à Louis-CLéuenr Garnier, jardinier
RO OO OT
de la pépinière du Roule, pour ses gages pendant le mesme ee DO SPIP Part AT CN OC dl
À Louis Germain, ayant l'inspection sur les ouvriers qui travaillent au jardin de lad. pépinière et aux plants d'arbres des avenues de Vincennes, palais des Thuille-
ries, parc de Boulogne et Saint-Germain-en-Laye, pour ses appointemens pendant led. temps (2 p.).... goof À Prenrg Corinor, servant à cheval, ayant inspection sur les ouvriers qui travaillent aux plants d'arbres de Marly et de Versailles, pour ses appointemens des six dernières semaines 1686 et six premiers mois 1687, à raison de 1200 par an (2 p.)............ 75oît Au s° pe BEauzieu, professeur ez mathématiques, enseignant à escrire et l’arithmélique aux garçons jardiniers de la pépinière du Roule (2 p.)......... 300 À Jean Lameu, ayant soin de garder les avenües d'arbres du palais des Thuilleries, pour les six derniers mois 1686 et six premiers 1687 (2 p.).. 100 À Craupe Maruieu, ayant inspeclion sur les ouvriers qui travaillent à planter du petit plant de bois aux environs de Versailles, pour une année de ses gages EU POSE T0 Per PES RARE < 13 avril : au s' Dorsay, architecte, pour ses appointemens de l'année 1686: 24210010. it rapoot 413 avril-22 juin: au s° pe Laroresr, ayant l’entretenement de la pompe du Pont-Neuf, pour ses appointemens de l’année 1686 (2 p.)............... Aoooi Au s° Roërriers, graveur en acier, pour sa pension de, l'année 2686 (ap)... iéesss2 1500û 13 avril : à Nicoras LeJonezeur, ayant soin de la recherche des eaues bonnes à boire, pour ses appointemens de: l'année 26864184 Lune hisser 4 16000 Au s' Borrranp, dessinateur, pour ses gages de l’année 1686 qu'il a travaillé sous le s’ MansarD à dessigner les plants et profils des bastimens de la place Vendosme et du Commun des Capucines, à Got par mois.. 7hoft 19 avril : à Nicouas Gomeaurr, jardinier, pour une année de ses appointemens, à cause de lentretien du jardin de la Chancellerie de Versailles. ........ 60où h may-16 novembre : à LEsconcsé, arpenteur, à compte du travail qu'il fait dans la forest de Fontainebleau el pour la chaussée de Boisar (3 p.).... 1800 22 juin- 30e novembre : à Toussainr Micmez, menuisier à la machine, pour une année de ses appointemens finie le 1° novembre 1687 (2 p.)............ 780 22 juin-1a octobre : à Guy Prieur, inspecteur à la recoupe de Marly, pour six mois de ses appointemens, à S0Pipar qaois (4 DL. eiuisr aie theNtiTNe) OUR 20 juillet-16 novembre : à Lerevre, dit La Viocerre, garde de l’estang de la Tour, pour sept mois de ses appointemens, à 20° par jour (3 p.)............ 91h 31 aoust : à Baiuuy, portier de la Savonnerie, pour ses appointemens des six premiers mois 1687.. 150
7 septembre-16 novembre: à Denis Rosée, garde au
grand aqueduc de Buc, pour sept mois de ses appointeens {ain soseerehun QU 2e es Paie 12 octobre : à Jaques Poisson le jeune, qui a esté employé à Marly à copier les mémoires des ouvrages pendant aoust et septembre... ............... Go 19 octobre : à Marrin, employé aux marbres de Languedoc et des Pyrennées, pour ses appointemens d’une année finie le dernier du présent mois d'octobre. 3600 16 novembre : à Fossier le fils, à compte des journées, depuis le 13 décembre 1683 jusqu’à cejourd’huy, employées à la conduite de toutes les figures de marbre que S. M. a fait venir de Paris et autres endroits à Versailles, y compris le grand bassin de marbre pour la Pyramide... LAS Lt à 1 ASS a bn sai dur de MO QGIGU A Marmieu Roussez, inspecteur aux ouvrages de la machine, pour six mois de ses gages jusqu’à fin sepéme a PR dt NL Er aol À Gasrox Arnaunin, autre, pour led. temps... 270 25 janvier 1688 : au s° Carszer, notaire, en considération du travail qu'il a fait dans les bastimens en 1 OO re A ERA de NS pla tetes dd die OA Se ADO 7 mars : au s' Mesuyw, commis de M. pe Vizracerr, pour ses appointemens de 1687............ 1500û
Remise dud. s' Le Beseug, revenant bon du fonds fail en 1687 pour le grand eslat.......... 650164 13° 9°
12 janvier : à La Viouerre, charpentier, servant sur les vaisseaux du canal, par gratification, en considération de ce qu'il a plongé pour remettre les pistons des soupapes qui estoient hors de leurs guides........ 115
2 febvrier : à CLaune RarrouLeau, poseur de pierres, qui a esté blessé en travaillant à Marly, par gratifica- Ce A ARAT EPA LU SRE ÉRLS A RE NS BEM PS MESURES EN
Aux palfreniers de la grande escurie 551; à ceux de la petite escurie 55, et 22lf à ceux des escuries de M°* la Dauphine, poar les fumiers pris l’année dernière pour les parquets de Fontainebleau... ........ 13at
9 febvrier : à pe LA Ricus, piqueur, qui a esté blessé à la teste dans un des réservoirs de la butte Montboron, patteratfieatton. 440. Rte te: 808
À La Feuircarn, manœuvre, qui a esté blessé à la main en relevant des tuiaux................. 10f
À PEriNe, autre, blessé en relevant des tuiaux. 10
Au père du nommé Laurens qui a esté tué d’un éboulis en relevant la conduite d’un pied sur la chaussée de l’estang de Clagny................... 101
16 febvrier : à Ewwaxuez Meier, compagnon charpetier, blessé à. Marly:......,.,........,.4 8ot À Giuzes LamBorré et Rennexin SuALEm, qui ont travallé aux pompes et à la machine à cheval de Saint-Cyr, par: gratification. ...:4,......+.....,4....4 1108 Au s° Prousr, commis de la poste à Liège, en considération des soins qu'il a pris des envoys faits pour la machine. dé DORE ser sr tee ve dei6 a 2 cb DOM Au s° Mareiz, commis de la poste à Sedan, pour AO UT A PA RS ON RP 2 Hate ee EN RLEe AIOION Au s° Loiseav, chirurgien, qui a pensé les ouvriers blessés au bastiment des Capucines de la place rovaile de l’hostel de Vendosme .......... D Aa 4 6ott 23 febvrier : à CLÉMENT, pour ses soins à faire les desseins du chasteau de Versailles et à conduire le modèle des cascades ss de RSA A/R CN agit a mars : à Pierre GRravanr, garçon plombier, en considération de ce qu’il est perclus d’une partie de ses membres en travaillant, pour luy donner moyen de se TÉtADT AU Let SE en Res croi 6 mars : à Axpré Bonix, qui a eu la jambe cassée en travaillant à altirer l’eau du moulin de Touri, près ChambDand nt A Se AE RARE A Re NET ou al mars : aux nommez CnanLes Sercv, AnvDné Cnas- TELAIN, Giuces Ggorrroy, Nicozas Bivizze et François Bassin, garçons papetiers venus d'Angleterre, pour leur donner moyen de s’en retourner en leur pays, à raison de 468 polar ele stars Le subi et 20 31 mars : aux nommez Fosse et Douviuze, calfateurs, pour avoir calfaté les couverts des baraques de la pépinière: de Drianonals muse mic EE 120 À Rew: Denis, fontainier, en considération de ce qu'il a rétabli et regarni de carreaux d'Holande les cascades délridnons sus paies TER LR Et SE ,60û 6 avril : à Jean Mercerox, dit La ViozetTe, en considération du soin qu’il a eu des magasins des vaisseaux du canal de Versailles, pendant les six derniers mois de RG he ur de 3 data à. ei 4 RG" À Pierre Le Cocnois, qui a gardé et donné à manger aux cignes sur la rivière de Seyne, depuis Villeneuve- Saint-Georges jusqu’à Surenne, en 1686...... 15of À Jean Frane, idem, depuis Surenne jusqu'à Ver- OP ER RUE RL NO EE AE EE 4e: TDON À Louis-Crémenr Garnier, jardinier de la pépinière du-Roule, par gratification. ....:,.:....,2: . 200 À Louis Germain, inspecteur des ouvriers de lad. pépinière et des plants d’arbres de Vincennes, palais des Thuilleries, Boulogne et Saint-Germain-en-Laye. 100 À Garnier, sculpteur, en considération des soins qu'il
a pris à bien réparer les cires des figures jettées en bronze, pour le service de S. M., à l’Arcenal.... 4oot 19 avril : au nommé Pavuier, blessé en travaillant dans l’appartement de M. ne Vicracerr. ....,... 3ot 19 avril : à BarrmeLeu: D'AmBreiNe, en considération de inspection qu’il a eue, depuis le mois de novembre dernier, sur les ouvriers des avenues et pépinières des Maisons :Royalles, 4 ie sine 1° juin : aux tailleurs de pierre de Versailles, par
ADO AP SIO ON
gratification pour la feste de Ascension . ...... 200
15 juin : à La Cuapezce, charpentier, et autres ouvriers qui ont esté blessez en travaillant à la place de l'hostel de Vendosme et au couvent des Capucines de DS RE Se A Le Teruier, poseur de pierre aux aqueducs de la
Paris ue nn AM RUE machine, qui a eu un doigt écrasé en travaillant. 30 293 juin : à Rozay, garde du grand aqueduc de Buc, par gratification, pour l’ayder à se meubler. ..... Got À François Gazuisse, limosin, qui s’est blessé à la teste en travaillant à la grande aïle........... 3ot À Picarp, de la paroisse de Poivilliers, qui a eu une jambe cassée en travaillant. .......,..,...... 38ot 3 aoust : au s° Ganerow, valet de chambre de M. le duc pe Cnéqui, pour les soins qu’il a pris de deux tableaux vendus à S. M. par M°* la duchesse pe Créqui. . SE AR A A NU La dt LNUUI À Dusois, commissaire des Invalides, pour ce qu’il a payé aux tailleurs de pierre du bastiment de l’église des Invalides pour la feste de l’Ascention. ......... 110t 17 aoust : à Pierre De L'Homwe, menuisier, en considération de ce qu’il est venu de Luxembourg pour travailler à Versailles, et pour lui donner moyen de s’en retouniépén IS0R DAYS. 20 5 SNS AUREE NON ah aoust : à Anroixe Daxcueau, limosin, qui a eu la jambe cassée en travaillant à la grande aile... ... aot 11 septembre : à Axpné Luagrranr, limosin, qui a eu la jarmbe;cagiée: diam. RSI Re 8) of 5 octobre : à Hexni Cngrerz, carrier de Saint-Leu, qui a esté blessé en travaillant pour le service de S. M. FRERE LL UE LRQ EURE DR À François Barré, autre carrier, blessé idem... 3oït À Jran Lecrerc le jeune, autre carrier, blessé idem. . CR RE A LU
À Moxpain, jardinier de M. le duc p8 La Rocerou-
np
GAULT, qui a délivré trente-huit orangers pour le service de BAM Red CL PMR EUIE Le
5 octobre : à Marquawr, jardinier de M. le duc ne
ton se
Mazanin, à la Meilleraye, qui a délivré quarante-deux orangers pour le service de S. M....,......,. 210
À Marquanr, autre jardinier de M. le duc ne Mazarin à Verette!, qui a délivré quatorze orangers pour S. M.. RAR ae nt UNE SNL TR LS PIONEER SON Au jardinier de MF l’archevesque de Tours, à Tours, qu'en a délivré un pour 5. M... 44% 00 EN À Craure pu Pzarr, jardinier de M. pe Fieuser, à Beauregard, qui en a délivré trente-trois. ..... 165 À Marçuerirre Desmonr, jardinière de M. »’Arsaur, à Arbault, qui en a délivré trente ........... 15ot Aux nommez Racine et .... jardiniers de M°* la duchesse pe Verveuiz, qui en ont délivré cinquante-deux. 19 octobre : au jardinier du s° BERGEroN, en consi-
son
dération des cinq ifs qu’il a délivrez.........., 5ot 19 octobre : à CLauns Gonienon, menuisier, qui a esté blessé en travaillant aux ouvrages de Marly. ..... 251 26 octobre : à Loisezer, par gratification, pour les soins qu’il a pris d'accorder les cloches de la paroisse de Versailles avec le fondeur, et le carillon de la Samaritaine ; avoir aidé à ajuster les nottes du tambour, et changé plusieurs fois d’airs sur led. Llambour depuis le mois de juin 1685 jusqu'au présent mois d'octobre. ....... Goott 9 novembre : à Bonxemie, cy-devant garçon fontainier, pour le dédommager des prétentions qu’il avoit contre le s’ Denis, fontainier des jardins de Versailles. . .. 100 16 novembre : aux tambours du régiment du Roy qui ont esté à Trianon depuis le départ du régiment.. 2ot 23 novembre : à Micueuer le jeune, en considération de divers voyages qu’il a faits pour le service de S. M.. be da tale a DR A D OO À Branonanp, peintre, en considération de ses soins à conduire les peintures en marbre de la fontaine de LAlONNE LE En, Re ne eo de EE AO ON À Sivvix pe La Courure, entreposeur, qui a esté blessé en travaillant aux bastimens de Trianon........ 3ot À Tavernier, serrurier, en considération de ses ser- Me cs Lust TO
À Lorseav, chirurgien, qui a pensé plusieurs ouvriers
vices en lad, qualité. ......
blessez à l’astelier des Capucines de l’hostel de Vendosme HR de OO 30 novembre : aux palfreniers de la grande vénerie
en 1687, par gratification.. ......
de S. M., en considération de ce que leurs fumiers ont esté pris à Fontainebleau pour mettre dans les parsale a OU
À Louis La Mare, qui a esté blessé en travaillant à
quels is, ne ne la conduite du grand jet de Marly............ 30h
? Veretz sur Cher, en Touraine.
TP ET EL EE PPS PRET
À Lerèvre, garde rigolle, qui a veillé à bien faire façonner le conroy d’auprès la chaussée de l’estang de la Tour, afin que les eaux ne s’y perdent .......... 30h
À Léonnarp Barsier, poseur, blessé en travaillant aux
bestixiena des Trianon, 444420, mOi A Bruwer, maçon, blessé à Trianon .......,. 45H À MAizune d'aalres dem ent nr RS ot
À Lécer Morgau, autre, idem.............. 8ott À Jeax Fouran, autre, blessé à l’orangerie de Tria- HOME DRE LR Ne OP Une CPL RE 7 décembre : au s° RousseLor, ingénieur, par pratification, en considération de sa maladie......... 3oof 21 décembre : à M. le comte ne Morveaux, pour son remboursement de ce qu'il a payé par gratification à Esriexne p’Anroicner, Nicozas Brocnarr et Anpré Bau- Bess, papetiers à Nantes. :,:...:......:..... 908 À Prerre Ricner, voiturier, par gratification de ce qu'il a eu un cheval de tué en voiturant des fleurs à Trianon nn Rare Lo A Ua ton ei SCT À François Jozy, maçon, qui s’est blessé à la main en travaiante THAnOm ie de tea to A Louis Baccary, dit Dinicenr, Invalide, en considération des nuictées qu’il a passées à veiller à la conservation des berceaux, lors du séjour de S. M. à Marly. 458 24 décembre : au s° Cozuner, pour luy donner moyen de faire des espreuves de savon pour l’utilité des manufactures der drap PU LUN US DAS bo" 8 octobre : à Amgnoise Bazize, manouvrier, qui s’est blessé en travaillant à la démolition des moulins de CT eo una de da les OUR
Somme de ce chapitre. ........ 7493h
26 janvier -1 2 octobre : au s' Dusois, commissaire des Invalides, pour son remboursement des sommes qu'il a payées pour journées d'officiers et soldats invalides employez sur les bastimens du Roy de Paris et autres endroits, depuis le mois de décembre 1686 jusqu’au mois de septembre dernier {16 p.}: :.....,:444, 38168
26 janvier : à Cnarzes Derace, Invalide, employé à Marly, pour ses journées pendant le mois de décembre, àt 207 PAPE TE EN RE CTP ER
À Josepn Barrasr, autre, employé à la chaussée de VIROROmY ee RL EN Ne EUR ES den
A Louis Baccany, dit Dixieewr, autre, employé aud. Mani ae a sr te D el
À Pierre Baucueron, dit La Viozerre, employé à la grande destine Le a as AN
À Lavocar, employé sous les° pe Sainre-Carnerine. 314 À Maraieu Ricorp, employé à Buc..... ..... 31h À Laeneau, employé au Perray............. 31 À Bras pe Fer, employé à prendre parde aux bois de Monsonngi is es pe a NE, Une a À Rawzay, dit Hu, employé à Monceaux.... 31 À Jaques Picnon, employé cy devant à la Colonade et
à présent aux moulins de Satory...........,.,.. 31h À Avcusnix Aupiemne, employé à prendre garde aux AVENUE S LEVÉ ANS PROS RSS it 0 À Guizemor, autre employé............... 314
23 mars : aux nommez Baccari, dit Drricenr, Bau- CUERON, dit La Vioperre, Barnasr, Lacngau, Lavocar, Ricor, Morin, Noé, dit La Ramée, pour aoust, septembre et les onze premiers jours de novembre 1686, Parison, dit Caampaexe, Le Mancnanr, dit nes SaBLows, TouzarD, L’Euporx, Pocuer, dit Samnr-Remy, veuve La Force, Azain, dit za Croix, Ponrus, dit Sarnr-Micner, La Viocerre, à Marly, Picmox , Messe, dit La Rose, Bras DE Fer, Rawzay, dit Huize, Aunierne, Guizzemor, et aux créanciers de Ricarp, cy-devant employé aux eaues bonnes à boire, tous les susnommez Invalides employez, pour leurs journées jusques et compris le dernier fe- VO Et us. ORAN MR NS AS de da
15 juin : aux cy-dessus nommez, pour leurs journées des mois de mars et avril dernier, à raison de 20° par jeur pou chacun 45 cities sie Et
10 aoust : à eux, pour leurs journées des mois de may et juin dernier, à raison desd. 20° par jour. 148ott
19 octobre : ausd. Baccary, Baucaenon, Barrasr, La- GNEAU, Lavocar, Riconn, Picuon, Bras DE Fer, Ramzay, Grau, Bowwer, Pascau, Morin, Lavapy, NurerT, ANTOINE Mauis et Cnanes pe Laace, tous soldats invalides employez, pour leurs journées des mois de juillet et aoust, à 20" par jour: pour chacun . 44244440 aus 2e 020
30 novembre : au s°’ pu Parc, officier invalide, employé à l'inspection des ouvrages des Capucines et de la place royalle de l’hostel de Vendosme, Jarrisary, autre officier, Jean Pasquier , dit za Monraene, soldat invalide, employé idem, François Dior, dit Saivr-AmanD, et PIERRE CuarLes, dit ne Sainr-Jean, Invalides employés aux ouvrages du couvent de l’Annonciade de Meulan, Jean Le- GRAND , dit Sainr-Marrin, employé à ceux du chasteau de Madrid, Pierre Brouizer, dit Monrenon, employé à ceux du chasteau de Vincennes, Roserr De France, dit LA France, employé à l'église des Invalides pendant 295 jours, Prerre Mercanr, dit L’Azzrance, employé à lad. église pendant 25 jours, Louis Nicoras, dit La Vro- LETTE, autre employé, pour leurs journées du mois d’oc-
NO
tobre dernier, à raison de Lo° par jour pour chacun des officiers, et de 20° par chacun Invalide........ 354f
1h décembre : ausd. pu Parc, Jarrisami, Dior, Cuances Pasquier, dit za Mowracne, Broutrzer, LEGRAND, pe France, Méncasr et La Viozerre, cy-dessus nommez, pour leurs journées pendant le mois de novembre dératere is di ec RARE Le Re à RUE 0 Sam
Ausd. Baccarv, Baucueron, Barasr, Lacneau, Lavocar, Racorn, Picnox, Bras ne Fer, Rawzay, Pacauzr, Mon, Lavapy, Nurer, Maucis, De Lace, Lx Tessier, employés sous le s° pe Samre-Carmerine pendant les mois d’aoust, septembre, octobre et novembre; Esmrenxe l'ouzcaro, employé sous le s' pe Sainrs-CATHERIRE pendant les mois d’aoust, septembre, octobre et novembre ; et Esrienwe Touzram», employé sous le s° Lauserr, pour 25 jours de juillet, aoust, septembre et octobre; tous les susnommez Invalides employez, pour leurs journées des mois de septembre, octobre, novembre dernier, à
dot par unis RUE LU ARS tro
Somme de ce chapitre... ....
DÉPENSE EXTRAORDINAIRE SOUS LE SIEUR ROUSSELOT
19 janvier-10 aoust : à Azexaxnre Gonize, terrassier, pour divers menus ouvrages de terrasse et dépenses faites aux environs du Perray et pour avoir réparé la voûte de l'ancien pont, prez la maison du Port Royal ER ARR AN ASUS LUS LAURE AE ae
6 juillet-30 novembre : à luy et au nommé Comxu- NAULT, pour menues dépenses el ouvrages faits aux envi- 11714 4° 6°
9 febvrier : à Jean Ponsser et Marmieu Le Roy, terd
rons du Perray (4 pi)...
rassicrs, parfait payement de 23919 13°2°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie et terrasse par eux faits à la chaussée du Perray et rigolles en dépendantes, y compris 1000 qui leur ont esté accordez par S. M. en considération des dépenses qu'ils ont esté obligez de faire à voiturer de l’eau pour les mortiers pendant Îles grandes seicheresses de l’année 1685..... 8744 8° 9°
A Laronrane et Gonicze, Lerrassiers, pour leurs menus ouvrages de terrasse aux environs du Perray... 220
16 febvrier : à Jaques Mann, autre, parfait payement de 10394 1° 6°, à quoy montent les terres franches qu'il a enlevées sur les bermes! du fossé de Vieille-
Église en 1686....... A Lei PS A EE QE
À La berme, en terme de fortification, était un petit espace
À François Lerorr, entrepreneur, parfait payement de 6184 9° 5°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie faits pour la construction de la maison d’un garde rigolle prez l’estang de la Tour en 1686 .. 108ä 9° 5°
a mars : à ALExANDRE Gopizze et Esrienne LE PErLIN, pour menus ouvrages par eux faits aux environs du PANNE SA ET EU LU SUR MER ce a Ti 27 avril : à Jean Porere et autres, sur leurs menus RP RD A D CAE I
juin : à Léonarp Bonxer et GopiLce, pour me
OUVrages. .........
nus ouvrages par eux faits aux environs du Perray Cm ne ue RON ER AD eNTOUE ES So
30 novembre : au s° Roussecor, ingénieur, pour ce qu’il a payé pour le loyer du logement qu’il a occupé au Perray pendant dix-neuf mois, à 19! par mois.. 2928h
26 janvier : aux ouvriers qui ont fravaillé à remplir de glace la glacière de Saint-Léger. ..... 15aft 17° 4°
Remise au s° Le Bescus , restant du fonds fait en 1687 pour l’entretenement des ouvrages dont le s° RousseLor
étoih hab, set da me ent 1078
OUVRAGES DE TERRASSES
9 febvrier : à Pierre Le Crerc, dit Prrre, terrassier, d
parfait payement de 64654 14° 9°, à quoy montent les terres qu’il a enlevées pour l’excavation de la rigolle de
Coupe-Gorge en 1686........
À luy, parfait payement de 2268 6° 11°, à quoy
san t00b0. 1480"
montent les terres enlevées pour l’excavalion de la rigolle 2684 6° 11° A luy, parfait payement de 21762 10° 10% à quoy
de Saint-Benoist, à 35° la toise cube....
montent les ouvrages de terre et de maçonnerie aux rigolles et aqueducs des Breviaires....... 369 10° 10°
A luy, parfait payement de 30074 8° 11°, à quoy montent les ouvrages de pavé faits sur les ponts, chaussées et glacis des rigolles, aux environs du Perray, en DORQ NUE on NS ah A din nt
A luy, parfait payement de 158 3° 84, à quoy montent
les terres qu’il a enlevées pour former la chaussée qui a esté faite dans le village du Perray........ 58 3° 8°
16 febvrier : à luy, parfait payement de 493% 12° 11°, à quoy montent les terres qu’il a enlevées pour la rigolle qui commence au Perray et continüe vers les Brémalnes Le ne ee ile di à le TON 44 4
À luy, parfait payement de 1249 12° 10°, à quoy
de quatre pieds entre le rempart et lé fossé, servant à rece-
voir les terres qui s’éboulaient par le canon , afin qu’elles ne comblassent pas le fossé.
. Perray, à raison de 35° par loise cube. .….
montent les ouvrages de conroy des marnières de l’estañg de Pért-Royalisi ati ein kg 12° 10°
À luy, parfait payement de 2161#17°8*, à quoy montent les fouilles et transports de lerre pour lélargissement de la rigolle qui sert de décharge à l'estang du 2614 17° 8°
À luy, parfait payement de 2874 17° 9°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie des ponts qui ont eslé faits sur les rigolles des environs du Perray en +686:..04. Ha a: LE NE Re 127417 9°
A luy, pour plusieurs menus ouvrages de terrasses faits aux environs du Perray en 1686... 8927 10° 2°
À Iuy, parfait payement de 98574 12° 9°, à quoy montent les terres par luy enlevées pour l’excavation de
la rigolle de communication des estangs de Port-Royal
à quoy montent les terres enlevées pour la construction de la chaussée de la Villeneuve ........ 29014 9° 7°
À luy, parfait payement de 49769 16° 11°, à quoy montent les ouvrages de terre et de maçonnerie par luy faits au fossé et aqueduc de Vieille-Église. 1669 16°11°
9 mars : à Nicoras pu Monr, terrassier, parfait payement de 93938 o° 3, à quoy montent les terres qu'il a remuées ponr le rehaussement des digues de la rivière d'Eure, ruisseau d'Épernon et de partie du ruisseau de Gallardon, depuis l’écluse basse de Baiïllean jusqu'au pont Rouge de Maintenon, à 4o° la toise cube de terre ferme et a5* la toise de terres recouppées.. ....... 7434 3°
1% juin : à luy, pour avoir netloyé le canal devant l'écluse basse de Chandelle................ 93 8°
31 mars-6 avril : à Nicozas VERDENEUIL, terrassier, parfait payement des terres par luy enlevées pour faire le fossé de décharge au village de Houx pour écouler les eaues des ravines (a p.)...........,.. 5oott 6° 3°
17 eoust : à luy, pour 114 toises 9 pouces de remblays de terre qu’il a fait au pont de Ponceaux sur le ruisseau d’Epernon, à raison de Ao° la toise.. 2984 5°
19 janvier-30o juillet : à Pierre Le Cerc, dit Prree, terrassier, à compte des fouilles et transports de terre qu’il fait sur lad. rivière d'Eure sous le s° pe Caumoxr (op ua 2 CT OR MOTTE Pie: ... 28hoott
30 novembre : à luy, à compte du canal de la rivière d'Eure qu’il fait du costé de Crache......... 1500
16 febvrier-30 juillet : à luy, sur ses ouvrages de terrasse pour le nouveau canal de la rivière d'Eure entre Baillau et Berchère (7 p.)............ 9gg1ott
17 aoust-21 décembre : à luy, sur ses ouvrages de terrasse à la chaussée de Boizard (8 p.)..... 38500
16 novembre : à luy, sur l’excavation du canal entre Pontgoin'et Berchère:. ss mes uné iie 20001 8-28 décembre : à luy, sur le rehaussement de la rivière d'Eure entre Berchère et Cleviliers (2 p.) .... RER CRETE PE Dés o mar ORNE és Emo
Somme de ce chapitre... .. 77674 8° 9%
19 janvier 1688 : remise au s° Le Beseue, trésorier général des Bastimens, restant du fonds de 1687 destiné pour les dépenses de la rivière d'Eure.. 302289t
MAÇONNERIE
12 janvier-21 décembre : à Prenre Le Maisrre, entrepreneur, à comple de ses ouvrages de maçonnerie pour le grand aqueduc de Maintenon (22 p.).... 9223146
13 juillet : à luy, pour ses ouvrages de maçonnerie et autres à la maison du parc de Maintenon.. 8492 6° 8°
26 janvier -29 juin : à Joseen Hazzy, maçon, parfait payement de 4623 15°, à quoy montent la fouille des terres et main d'œuvre de maçonnerie de six puits qu'il a faits sur la hauteur du Buisson-Pommeray et du village des Quätre-Venis (7:p.): 7.41, 44444. .3ag8t 45°
20 juin : à luy, pour 20 toises cubes de moiïlon qu'il a livrez et employez aux 3°, 4° et 5° puils....... got
13 juillet : à luy, pour dépenses extraordinaires qu'il a faites ausd. puits, causées par les terres qui se sont éboulées aux 3° et 5°, et pour avoir percé des blocs de pierres meulières qui se sont trouvées dans le 5° puits. . LÉ RS ER PAR TE CE ee ES HO tool
3 aoust : à luy, par gratification en considération de l’eau qu’il a fournie aux soldats employez au grand aqueduc qui ont aydé à construire lesd. puils....... 90!
26 janvier-29 juin : à François Vraz, parfait payement des moïlons et sable qu’il a fourni et mis en œuvre à la maçonnerie des 3° et 4° puits (3 p.)... 25ott 0° 9°
9 mars-3 aoust : à Micnez Bounayne , entrepreneur, parfait payement de 143334 1° 9°, à quoy montent les ouvrages de maçonnerie des ponts à faire sur les lignes
de la rivière d'Eure (4 p.)...:.......4 58383 1° 9°
2 mars-21 décembre : à luy, parfait payement de ses ouvrages de maçonnerie pour la construction des quatre ponts entre Baillau et Berchère sous le s° Parizor et des alongemens qu'il a fait aux aqueducs qui sont sous les chaussées de lad. rivière, pour le passage des eaues sauvagos (5; pu) a esse are enr Sig"
Somme de ce chapitre... 248914 8° 5°
GRAIS
9 febvrier-21 décembre : à Juranr, entrepreneur, à
IMPRIMERIE NATIONALE
comple des grais qu'il fournit pour le grand aqueduc de Méinienpn (a1p}.......... 4.10, ten8batn
9 mars : à luy, parfait payement de 2157af, à quoy monte le pavé qu’il a fait dans Maintenon, à 8h la toise ARR Re nu ADN le be Dee ENS CU DIN
13 avril : à luy, pour ses ouvrages de pavé qu'il a relevé en divers endroits de Maintenon.. ... 5aott 3° 11°
24 aoust : à luy, parfait payement de 17021 7° 1, à quoy montent les grais employez au chastleau de Maintenon et bastimens qui en dépendent, qu’il a fournis en OO SEULS ee
Somme de ce chapitre..... 1415158 16°
PLOMBS
12 octobre : au s° Vanperauusr, pour six pièces de plomb pesant ensemble 1740, à raison de 100 le millier, qu’il a livré pour le magasin du Roy à Maintenon GA To) POTAGE DA COL RE: QT A MERE RER A
JARDINAGES
18 may-22 juin: à Le Boureux, parfait payement de ses ouvrages au jardin du chasteau de Maintenon (a p.)...... 4 nee h00f
PAVÉ, VOITURES, MOILONS.
31 aoust : à Jean Azserr, paveur, pour le pavé qu'il a relevé et rétabli dans la rue de la Ferté, à Maintenon, au nombre de 105 toises 2 pieds 5 pouces quarrez, à raison de107 la toies until itase 0 Je l8h Gt 5 26 janvier-29 juin : au nommé Oncea, dit Viorrar, parfait payement de 296% 17° 11°, à quoy montent le
moilon et le sable qu'il a voituré pour employer à la maçonnerie des 1°, 2°, 5° el 6° puits construits sur la hauteur du Buisson-Pommeray et des Quatre-Vents CEE VUE NRA POP TPM E |
2h aoust : à luy, François Locneron et François CHaPpErT, voituriers par terre, pour avoir voituré-15 toises
| cubes de sable employé à relever la rue de la Ferté
et l'abreuvoir du pont neuf de Maintenon, à 9# 10° la DOUBLE Na sis De NE de seu b votée db EUSU 10
29 juin : à Acexaxpne BELQUIENNE, pour 29 toises 1 pied 6 pouces cubes de moïlon qu’il a livrées et qui ont élé employées aux 1° et 2° puits faits sur la hauteur entre le Buisson-Pommeray et le village des Quatre- NOR Te MERS Vale des done TOUT Dal
À Oury, pour 8 toises 2 pieds cubes de moilon qu'il a livrés et qui ont esté employés au 5° puits fait sur iad. hauteur entre le Buisson-Pommeray et le village des Onalre-Vents:.i 41, rie aidennes are bit
Somme de ce chapitre... .... 55o% 6° 4°
CHARPENTERIE
9 mars : à François Laronraine, dit La Rivière, pour ses ouvrages de charpenterie faits aux trois petits bastimens servant à loger les éclusiers de Chandelle, Bourré, Maintenon, et autres ouvrages.............. 1189
18 may : à luy, sur les ouvrages faits à six puits le long de la digue de l’aqueduc de terre sur la hauteur du Buisson-Pommeray et du village des Quatre-Vents pour fournir de l’eau aux soldats employez sur les travaux... ne AT UE A nt au ut de ve PE OAAONE 17107
A luy, sur ses ouvrages à un batardeau pour soutenir les eaues entre les canaux parallèles à l’aqueduc et la pièce d’eau du chasteau de Maintenon ét en divers autres F0 A RP EE ARE ES Pr OS Ne 57e Li
292 juin : à luy, pour 1 toise 7 pouces cube de maçonnerie de brique qu’il a faite sous une arcade du pont neuf de Maintenon pour poser les ventelles à retenir l’eau, à raison de 581 la toise.. ......... 634 19° 0°
16 novembre : à luy, pour ses ouvrages de charpenterie aux ponts construils sur le nouveau canal du ruisseau PM ES NEO A RATE 17264 8°
Somme de ce chapitre..... 5214 8° 11°
MENUISERIE
19 janvier -1 4 décembre : à Anrorne River, menuisier, à compte de ses ouvrages de menuiserie au chasteau de Maintonon: (& pi) sas dan dec set die su, ‘AA O DE
17 aoust : à luy, pour une armoire de 6 pieds 3 pouces de hault sur 3 pieds et demi de large, de bois de chesne, faite pour serrer les papiers et registres du grand aqueduc de Maintenon, et autres ouvrages 501
Somme de ce chapitre...... 12556 15°
SERRURERIE
1° juin-2 novembre : à Bannin, serrurier, pour fer-
rures qu'il a livrées pour les puits sur la hauteur du Buisson-Pommeray et du village des Quatre-Vents pour fournir de l’eau aux troupes employées à l'aqueduc de ture (Op. amet Lu et de Ra enr
3 aoust : à luy, pour ferrures fournies pour le pont de Ponceau, sur Île ruisseau d'Épernon servant à la navigation des pierres employées à la construction du grand apabdue. + 4e ah à dirt a ous JE NOR
À luy, sur ses ouvrages de serrurerie aux écluses de lairivière d'Eure, «+ ati tén sûr 4208Hat 10!
Somme de ce chapitre... ... 8ogtt 17° 9%
PEINTURE ET: DORURE
19 janvier : à Guicrauue Desauziers , peintre, à compte des impressions de blanc qu’il fait au chasteau de Mainteneur bide SA a aa root
26 janvier-16 febvrier : à luy, à compte de l'or dont il fait provision pour employer aud. chasteau (> p.). .
D ce dd RUE ES D LUE . bhatt 10°
18 may-138 juillet : à luy, sur ses ouvrages de do-
rure et de bois veyné aud. chasteau (2 p.)..... 7oot
Somme de ce chapitre... .... 1549 10°
DIVERSES DÉPENSES DE LA RIVIÈRE D'EURE
5 janvier : au s° Mesuin, pour ce qu’il a payé au notaire qui a passé l’acte pour les deux pouces d'eau que
DE Maix- TENON de sa terre de Grogneuil ..:......,...... 46
me
M. le prince pe Fursremsere à accordez à M
36 janvier : à La Branoue et autres, pour les menues dépenses qu'ils ont faites pour la construction du grand aqueduc de la rivière d'Eure......:....... 651 15°
2 febvrier : au s° Parisor, ingénieur, pour le logement qu'il a occupé à Senermont pendant l'année dernière... FLPRMAPRE RP RE Lu
Au s° Fixrgz, autre, pour le loyer de son logement des Quatre-Vents pendant l’année dernière... Loof
16 febvrier : à Louis Caron, pour la planche, praveure et impression du dessein fait pour l'avancement de l'aqueduc de Maintenon en 1687........... hi 7°
23 febvrier : à Barnix, Dumonr et autres, pour menues dépenses faites pour la construction du grand aque- MAD RE ME PAR Ce NE A 66 19°
a mars : à François Locneron et Sainr-Amour, soldats, pour leurs menues dépenses ...,,.,,......... 468
9 mars : à Jacques Roserr et Pauz Le Texier, jardiniers, pour journées qu’ils ont employé à planter des ormes autour du réservoir d’eau de Maintenon, y compris l’aehapt d’un batteau de 25 pieds de long sur 4 de
large, garny de crocs et d’avirons, pour servir à.prendre des cignes sur la rivière de Seyne ......... 125 10 9 mars-14 septembre : au s° LeBLanc, pour six mois du loyer d’une maison occupée par le s' Rosein, à raison de 3308 par an, et le logement du dessinateur attenañt à ad, mien Cape}. ne an N Siqott 31 mars : à Sainr-Marnn et autres, pour menues dÉDORSER LL RU NS MR el dr U6n À Jaques Perir, cordier, pour six cables qu’il a livrez pesant 524 livres, à 6° la livre.............. 131# 27 avril : à luy, pour neuf cordes à puits pesant 629 livres, livrées au magasin de Maintenon, à raison Ra NL. à de NUL MARNE pe. ap n° 6 avril : au s° ne Lauganys, pour ce qu’il a payé pour remplir les glacières de S. M. prèz Maintenon. 188h 6° À Samwr-Dinier et autres, pour menues dépenses. ot! 13 avril : à Nicoras Courrvasser et autres, idem. 27 avril: au nommé Huy et autres, pour menues Un CNP N NS LAS CON PO NL à Lt 4 may : à Gasriez Gopanp et autres, idem. 136# 6° 8° 11 may : à CHarLes Saragix et autres, idem... 30h
À LéonarD Nirou, dit l’Esrane, pour la main-d'œuvre des ouvrages de maçonnerie et plastre qu'il a fait à la maison occupée par le s' Rosezin à Maintenon. 97* 6° 9° 18 may : à CHarzac, maçon, et autres, pour menues dépens date ue a ou des os MON 06% 0° 29 may : à La Jeunesse et ses camarades, soldats, MAL LR Se RU OS a A SR SG 1® juin : à Dumonr et autres, idem... ..... 71 1°
8 juin : à Jean Bonner et autres, idem... .. 574 10° 22 juin : à Marurin et Pierre, maçons, et autres, ANS FRA LP ARE D AU NE AR QÉRC ais ot 6 juillet : à Anromxe Simon et autres, idem... 31 7° 13 juillet : à Jean Jocicour et autres, idem. 127" 11° 20 juillet: à La Feuicrans, soldat du régiment d'Auvergne, pour la main-d'œuvre de 1995 fassines, 178 bottes de gaulles et 1097 piquets employez au clayonnage du point d’eau d’un des canaux parallèles à l’aqueduc pour servir à la descharge des eaues du canal dans la pièce d’eau du chasteau de Maintenon, à raison de 25° le cent de fassines et gaulles, et 5° le cent de piquetM hs un. Ris nel à: droit sn 3 aoust : à Louis OLrimer et autres, pour menues dépenses: de tr a0t-6 2 aoust-16 novembre : à François Locneron et autres idem Ca). Qi Len Re rt BR D° 31 aoust : à La Carrière et autres, idem... 20% 15° 21 septembre : au s' Leresvre, prevost des Invalides,
pour ee qu'il a payé pour la nouriture de soixante-dix maçons fimosins, qu’il a conduits de Paris à Mainte- NOM.» se rvemenmesermespes trees. BON 10
19 octobre : à Jean Pierre et autres, pour menues JÉPÉRA sh en aile Rf Lisonaaet LR EX 24h se TONER
31 mars : à Roserr Rovwar», charpentier, pour 64 toises de clayonnage qu'il a fait au bout des aqueducs des chaussées de Brosseron et Saint-Arnoult, à 14° la toise Courantesebhisers délire Rens ET 4162
31 mars-20 juillet : au s° pe Caumonr, pour le loyer
er
de son logement depuis le 1% avril 1686 jusqu’à fin apusb à 665 IBM te M LUE hs nie ao
6 juillet: aux nommez pe Lise el ARIANE, terrassiers, pour 272 loises carrées de caïlloutage, sur 2 toises de large et un pied de hault, qu’ils ont mis sur les ponts de Saint-Aubin, de Grignes et d’Allonville, pour ferrer le chemin desd. ponts et rampes, à raison de 10° la Loise CARRE US Se ai de ee ie ie Sa EN PO DD
26 janvier : à Marin Guiccor, entrepreneur, pour son dédommagement des matériaux qu’il a en provision sur les ouvrages de maçonnerie qu’il avoit entrepris entre Buisson-Pommeray et les Quatre-Vents...... 721 7°
20 juin : à luy, pour 19 toises cubes de moilon qu'il a livrez et qui ont étè employés au 6° puits sur la hauleur entre Buisson-Pommeray et le village des Quatre- Vallée mia te née ie elbie dus date BE VER N à 2 MOTO"
Somme de ce chapitre ... 4539 14° 11°
GRAND AQUEDUC DE TERRE ENTRE MAINTENON ET BERCHÈRE
19 janvier - 26 octobre : au s° Le Duc, entrepreneur, à compte des remuemens de terre qu'il fait au grand aqueduc entre Maintenon et Berchère (22 p.). 773750ot 6 juillet : à luy, pour son remboursement des dépenses extraordinaires par luy, faites pour led. aqueduc. 17404 26 octobre : à luy, sur la dépense de deux petits aqueducs sous terre pour l’écoulement des eaux des atte-
ei etes de rent ea tuen hupae MON
ESTATS DES INVALIDES EMPLOYEZ AUX TRAVAUX DE LA RIVIÈRE D’EURE
29 juin : aux nommez François Laurenr, dit Duczos, BenrranD Jamin, dit Beuzr-Isce, Isaac Huzé, dit Le Nor- MAND, FErrann, dit La Cnesnaye, Micuer Ponrus, dit
Sainr-Micuez, Pierre Hazain, dit za Croix, Pierre Levesque, dit pes Vieux, Louis Noë, dit La Ramée, Denis Marrinière, dit Touranceau, Louis Le Roy, dit La Veroure, Rogerr Le BLanc, dit Le Picanr, Anroine La Prace, Louis Buror, dit za Cosre, Laurexs De Vivenez, dit pes Fonraines, Esriexne Lassengr, dit La Monracxx, Cuarces Pocuer, ‘dit Sainr-Reuwy, et Anroive CamBray, tous Invalides employez, pour leurs journées pendant les mois d'avril et may, à raison de 20° par jour pour Chad es ch tu DM PA D) ae fetes 10371
17 aoust : ausd, Invalides el autres employez, pour leurs journées pendant les mois de juin et juillet, y compris 2704 payez à François Paucarr pour l'entretien des deux conduiltes du fond de Berchère pendant les mois de may, juin el juillet, à raison de 95 par mois...... 131ott
21 septembre : ausd. Invalides et autres employez, pour leurs jourhées pendant les mois d’aoust et septembre, y compris‘15otf payez au s° Paurarr pendant led. temps ......... PT A CU PT et
Somme de ce chapitre.......... 3236N
ESTATS ET GAGES DES EMPLOYEZ AUX TRAVAUX DE LA RIVIÈRE D’EURE
2 febvrier-30 juillet : aux inspecteurs et employez sous le s’ pe Caumont aux travaux de la rivière d’Eure, du mois de janvier dernier à la fin du mois de juillet (mp se de Rain simpa th408 a bit8t Gt
26 janvier-28 décembre : aux particuliers qui ont
travaillé aux menus ouvrages sur le nouveau canal de la
rivière d’Eure entre Baïllau et Berchère, compris linspecteur qui a esté employé sur lesd. ouvrages sous le s' Parisor, depuis le mois de décembre 1686 jusqu’à fin décembre 1687 (13 p.)..1...4..4.4.4....:4398f 4° 11 may : aux inspecteurs qui ont donné leurs soins à bien faire faire les ouvrages de lad, rivière entre Baillau et Berchère pendant le mois de mars dernier. ... go 26 janvier-16 novembre : au s'° Parisor, ingénieur, pour ses gages des mois de novembre et décembre 1686 et dix premiers mois de 1687, à raison de 18oolt par an MORE) ue D'EAU RAS ln er nt es At ON 2 febvrier : au s° Rosezin père, ayant la direction du grand aqueduc de Maintenon, pour ses appointemens du mois de janvier dernier, à raison de 60oott par an. 5oof! À Roseun fils, idem, à 18o0t........,.... 15ot Au s° pe Caumont, ingénieur, idem, à 1800.. 150 Au s' pe Neuvizce, maistre maçon, idem, à 18oof.
LR AE Ar ee RSR RSS CS ECS ONE
Au s'° pe LA VazLée, ingénieur, idem, à 14oo%. aoû
es sd om dm der mi dt ni ie ed
ER PT ER PR POUR POS INT ST IP ON SPP EST UNS
Au s° pe Viczeneuve, inspecteur sur les carrières de Gallardon:; à 100 par am....,....4.4440.1ooît Au s’ Gurarp, loiseur, idem, à 1080#......., go Au s' Berrhox, tenant le bureau des affaires, idem, À DO M A ane Re die ph ta ds et ON Au s° Dupuy, lieutenant au régiment de la Sarre, compagnie d’Aubarède, inspecteur sur l:s carrières de grais Me. ; :54 es» ner duo aires tn pie ed 75 Au s' pe La Tour, lieutenant au régiment de Normandie, inspecteur pour la navigation sur le ruisseau d'Espernon, idem......................... 75 Au s° Gourni, dessinateur, à 720 par an.... Go Au s° Gossein, inspecteur, employé à recevoir le fer et les bois qui sont employez aux bastimens dépendans du chasteau de Maintenon, de 2 Oo Au s° Cormier, inspecteur employé aux bastimens de Maintenon ............................4.e Got Au s' pe Boupevise, lieutenant au régiment de Feuquières, compagnie de Boudevilie, employé à recevoir et donner les billets de voiture des bateaux........ Got Au s' Gizcer, employé à escrire, à Gooll par an. 5oll a mars : ausd. Roseux père et fils et autres employez dessus nommez, pour leurs appointemens du mois de febmer dernien ivre, MEET Amen 31 mars : à eux, pour le mois de mars, et au s° Lousre, inspecteur, ci-devant sur le canal de Jouy et à présent sur les puits de la hauteur du Buisson-Pommeray depuis le 12 mars; au s° n’Horiow, à la grande aile du chasteau de Maintenon depuis le 2h, et au s° Quesxeau, employé aud. puits du 15 mars.:..::..:.......... 1877" h may : ausd. Roseun père et fils, pe Caumonr, DE Neuvisze, Bouier, à 1500, La Varcée, ViILLENEUVE, Gurar», Lousre, Berruow, buraliste, Dupuy, ne La Tour, D'Horion, Dupgrar, Gournix, Gossesin, pe Bounevicee, Quesweau, Dusreuiz, 0e Maricourr, Durré, Oxenor, Yanus, Boyer le jeune, Desaunais, DE Copiext et Girzer, employez, peur leurs appointemens pendant le mois
ST ES NES Lo
1° juin : ausd. 8° Roseux père et fils et autres cy
D'aNTAS SANTE Te ER RE ete
dessus ñfommez, el aux s'* LaGraxGe, pour avril et may, Rouezce, Verner, Cornier, Mesières, Faussié, employez, pour leurs appointemens du mois de may dernier. 3118
29 juin : ausd. Rogeuin père et fils, pe La NEUVILLE, DE Caumonwr, ne Lacraxce, Bover, La VazLée, ViLLENEUVE, GuranD, Lousre, BERTHoN, Dour, pe za Tour, »'Honow, Dupgrar, Gournin, Gossezin, DE Bounevizze, DE Maricourr, Quesneau, Dugreuiz, Dupré, Oxenor, Yanus, Desaunais, Verner, DE Copieni, Romezze, Cormier, Me-
sières, Faussié, Boyer le jeune et Giczer, employez, 3070!
3 aoust : ausd. Rosezin père et fils et autres inspec-
pour leurs appointemens du mois de juin.....
leurs cy dessus nommez, pour leurs gages de juillet, à l'exception du s° Verger, qui n’est payé que des vingt premiers jours de juillet, du s° RoueLcs pour quinze jours dud. mois, du s' Corpier pour vingt-sept jours, et du s° Mesières pour vingt-quatre jours ....... 3ooa
7 septembre : ausd. Roseun père et fils, ne Neuviize, pe Lacrance, Boyer, La Vazcrée, Vizceveuve, Guian», Lousre, Berruon, Dupuy, pe LA Tour, »'Horiox, Du- PÉRAT, Gourpin, Gosseui, De Boupevizze, Quesneau, Dusreuic, Dupré, Yanus pe Copiext, Boyer le jeune, Mezière, Corner, Bréauré et Gizzer, pour leurs appoin- 25564
5 octobre : à eux, pour leurs appointemens du mois
lemens du mois d'aousl 2: AN nr"
de septembre .....,....... NE ee ot Eé te NAS 2 novembre : à eux, pour leurs appointemens du mois
d'octobre tn sai TNA RO
8 décembre : à eux, pour leurs appointemens du mois demovembnes nee se ces be oo bit 9 febvrier-6 avril : au s° Ficcey, ingénieur, pour ses appointemens des {rois derniers mois 1686 et des trois premiers 1687, à 300! par mots (2 p.)...... 1800 À Duwoxr, inspecteur aux Quatre-Vents, pour ses appointemens dud. temps, à 75 par mois (2 p.).. 45of 22 juin: ausd, s° Rincer, pu Carrier, pour mars, avril et may, Duuoxr et Hucor, à 754, Reenauzr, quinze derniers jours d’avril et may, à 6oït par mois, DE LA Barre, Poquer, pu Vicxau, De VicLeneuve, DAUBERA, DE La Macperaine et pe Liongr, à Gott, pe Courte, ne Mowrreeur, DE LisTERNE, DE FLAMINVILLE, DE VAIGNE, DE Lespnwe, Ducar et Joan, à Sol par mois, pour leurs appointemens des mois d'avril et may derniers.. 2855 10 aoust : à eux, pour leurs appointemens des mois de juin'et juillet. .:..::::.,:,.,....:... . 28bof 28 septembre : à-eux, pour leurs appointemens des mois d’aoust el septembre. . ..... FÉUPE OM ANT 2399 31 mars-2 novembre : au s° Barper, pour les escritures qu’il a faites au bureau des affaires du grand aqueduc depuis décembre 1686 jusqu’au 28 octobre dernier
13 avril : aux s°° Seniseau et Manierre, parfait
A MPG Lt
payement de 8000, à quoy montent la dépense et le travail qu'ils ont faits aux arpentages et mesures, mémoires et plants des héritages occupez par les travaux de lad. rivière d’Eure, pendant neuf mois de l'année 1685 et onze mois de l’année dernière 1686, à raison de 200 par mois pour chacun............... 1300
1° juin : au s° pe Luyrar, employé à Mante à l’envoy
du p'astre mis en œuvre au chasteau de Maintenon, pour:
deux mois de ses appointemens, à raison de 75 par ft EMA E RE CS Ne ie I RS PER LISE à 150
2Q juin : au s° Lagsé, pour ce qu'il a payé à Jean Durgau pour ses gages d’avoir gardé pendant trois mois et demi les bateaux appartenant à $S. M. qui estoient près de l'ile Louviers! "à Paris... 21.444,49 846
13 janvier 1687: à la veuve du s° ConTARELLE, inspecteur, pour un mois d’appointemens échu le 20 avril et NRA RATS BANANE PARLE TN 100
Somme de ce chapitre... 46951 19° 6°
TUIAUX DE FER DE FONTE
26 janvier : au s° ne LA Touane, trésorier général de l’Extraordinaire des guerres, pour son remboursement des sommes qu'il a avancées dès le 3 septembre dernier . pour payer aux maistres de forges qui ont entrepris la fourniture des tuiaux de fer de 18 pouces qui doivent conduire la rivière d'Eure à Versailles... ..... 79000
22 décembre 1686 -14 décembre 1687 : au s' Couox, proprieltaire de forges, à compte et par avance des tuiaux de fer de fonte de 18 pouces qu'il doit fournir pour la raviene dre (Da dent tie ..… 1910008
22 décembre 1686-21 septembre 1687 : au s' Des- VAUGOINS, à comple de 3000 thoises de tuiaux de fer de fonte de 18 pouces qu'il a entrepris de faire pour conduire la rivière d'Eure à Versailles (4 p.).... 49600t
32 décembre 1686-21 septembre 1687 : au s° DE La Porrerie, à comple des tuiaux de fer de fonte de 18 pouces qu’il a entrepris de fournir pour conduire la . 4ghooït 26 janvier : à luy, à compte de ceux de 6 pouces de
rivière d’Eure à Versailles (5 p.).........
diamettre qu'il a fourni et posez dans le fond de Berchère proche Maintenon ............ ses » ADOON
aa décembre 1866-23 mars 1687 : au s° ne Var- LENGE, à compte des tuiaux de fer de fonte de 18 pouces qu'il a entrepris de fournir pour conduire la rivière d'Eure à Versailles (a p.)...........,,.... 6600t
26 janvier : à luy, à compte de ceux de 6 pouces de diamettre qu’il a posez à lad. rivière d’Eure.., 2500
Somme de ce chapitre., ....,. 38o1aot
GAGES ET ENTRETENEMENS SUIVANT L'ÉTAT
30 mars 1687 : aux cy après nommez, aïans les entretenemens du palais des Thuilleries, Palais-Royal, Vincennes, Jardin Roïal et Saint-Germain-en-Laye, pour
leurs gages des mois de juillet, aoust et septembre de l’année dernière 1686, ainsy qu’il ensuit, sçavoir : LES TUILLERIES.
Au s° Cuincuawr, garde du palais des Thuilleries. 75 À luy, concierge de la salle des comédies dud. pa- LE VESTE REA CESR PE RÉ RTL HD 00!
À luy, aiant le soin de nettoier et Lenir propres toutes les chambres dud. palais. ...... meer D OON Au 5° Le Nosrre, aiant l’entretenement du grand parterre en face dud.. palais... .....4,,4,..,..:: 8754 À luy, aiant celuy des parlerres en gazon nouvellement plantez en suite des carrez en broderie ........ 625t À luy, aiant celuy du petit jardin à fleurs... .. 3754 : À luy, aïant celuy des palissades de jasmins d'Espagne dud. jardin des Thuilleries . .....:....... +. 70h À la veuve Carsonwer, ayant celuy de la haute allée des maronniers d'Inde et pisceas jusqu’à la moitié du fon à heal. oh Tes St Ce do ott À elle, pour le loier de la maison qu’elle occupe à cause dud. entretenement............,..,.... Bot Aux filles de deffunct Boucnann, aiant celuy des oren- DO LL UND dt es Re een re cdi 4e oDf À FEAR aiant celuy de toutes les allées et plants d'arbres avec le fer à cheval ................ ooott À la veuve Masson, et CLaupe et Ezrzaggrn Le Juce, ses belles-sœurs, aiant celuy dud. jardin... ., 519 10° À Lawy, portier dud. jardin du costé du pont Rouge.
À Vieneuve, autre portier dnd. jardin, du costé du manège. . NS MR à SAP RON LAME DU SES Que . 7ot
A RAT autre portier dud. jardin de la porte par où l’on fait voiturer les fumiers, du costé de la rue Saint- DOROR Es LE Ra nb late butte HDI
Somme de ce chapitre. ....., 53374 10°
PALAIS-ROYAL
30 mars : à Grarran Bouricourr, concierge dudit palais, pour ses gages pendant led. temps... ... CLS etat no’ À luy, aiant le soin de nettoyer les chambres et cours dud. palais. ..... SU OUR en COS MENDOT 5" À Crixcnaxr, concierge de la salle des comédies... À Crauns Do CS. aiant l’entretenement du jardin dl haleine Lot RARES ns taie e NET NON À Georces, portier de la basse court dud. palais. . .. UN AE NN AE Un ue BI e À Simon Le Vacuer, portier de la porte de la cour des cuisines du costé de la rue des Bons-Enfans.… . 374 10°
Somme de ce chapitre........... 75ot
VINCENNES
30 mars : à Micnez Tnisauzr, jardinier, aiant l’entretenement de tous les jardins dependans dudit chas-
A CueviscamD, fontainier, aiant l’entretenement des
té 3 RS M RES M ne A LES
RS dors nee ue RE
fontines ti Ces SARA
Somme de ce chapitre... ......
JARDIN ROYAL
Nota que le jardinier et le portier dud. jardin sont payez de leurs gages des six derniers mois 1686, parlant Dee LR AUS PS Ste: Memoire,
ENS de es et
30 mars : à Jean-Baprisre D6 LA LANDE, aïant l’entretenement du vieil jardin et nouvelles palissades du parc du chasteau, pour ses gages pendant led. temps. 125
A luy, aiant celuy de l'orangerie. ....,..... 125h
A la veuve Jean DE LA Lanve, aïant celuy dn grand parterre nouvellement replanté et augmenté de trois allées autour dans le vieïl jardin........ Pre 10
A Louis De LA Lanpe, aiant celuy des allées et palissades de l’enclos du petit bois............ ++ OU D
A luy, aiant celuy du potager ....,......... 50h
À luy, aiant celuy du boulingrin.......... . 2008
À lad. veuve Bezzrer, aiant celuy du jardin potager et des deux parterres à costé de la fontaine du chasteau HOT Rando nv sac natus a CTUIEC
À la veuve Beuzier et à CLaune Bezzter, sa fille, aiant celuy du nouveau jardin en gazons........... . 30of
À François Lavecner, aiant celuy du jardin et parterres devant les grottes du chasteau neuf... 119h 10°
A luy, aiant celuy des canaux et colines dud. chas- PE | ARS BE MER ER PA SCENE ad 184 15°
À Goërex, dit za Sauce, concierge du pavillon du
A Le Coureruier, jardinier, ayant l’entretenement du Rte des, DAYAIOn 2 du he va aueeurns .. 1000f
A Craupe Parexosrre, concierge du chenil proche le DADOÉ ee aie 6 4 emma oéhoud AE
À Pierre Bertin , concierge du chasteau neuf. 1 18h 15°
À Guizes Ricarp, concierge de la petite escurie. 5ott 564 10° 18 15° RE L'EU
A Czeremsousr, portier de la porte du grand parlerpes. ... musee uses se M: lot is Stras sage QON
A SouLaiGere, concierge du vieil chasteau.…. . À luy, aiant l’entretenement de l'horloge. . . À Gorren, portier des portes du parc. ...
À Jean Annaunix, concierge de la Surintendance des PastMions. 4e cie ic à OUR CVS LE FE 5ott À Caunes Lerèvre, concierge de la maison de la Reli- DION 4} 8 sobdiehe DR eus EN ED AA RARE MA À BY Der à BA À DIONT
Somme de ce chapitre. ...... 3419 10°
Total du présent estat..... 10032!
18 may-14 décembre : à tous les cy-dessus nommez, pour leurs gages à cause desd. entretenemens pendant le dernier quartier de lad. année 1686 et les deux pre-. miérg de 1087 (3 p.)..:5... M: U2.41800907
19 avril: au s° François Frananxes, ayant l’entretenement des fontaynes et grottes des chasteaux de Saint- Germain-en-Laye, pour ses gages à cause dud. entretenement pendant l’année dernière 1686........ 80ot
À Puicippes Buisrer, ancien sculpleur, pour ses gages de lad. année ...... A AAC En API 11 11908
Somme de ce chapitre....,....
des Bastimens du Roy, jardins, tapisseries el manufactures de S. M., et appointemens des personnes rares en l’architecture, peinture et sculpture, et antres arts, qu’elle veut estre entretenus pour son service en ses chasteaux du Louvre et des Thuilleries, Palais-Royal, Saint-Germainen-Laye, Versailles, Madrid, Vincennes et autres lieux à elle apparlenans, pendant l'année dernière 1687, expédié par nous François-Micuez Le Tezuier, marquis pe Louvois et pe Courranvaux, conseiller du Roy en lous ses Conseils, secrétaire d’Estat et des commandemens de S. M., Chancelier de ses Ordres, Surintendant et Ordonnateur général de ses bastimens el jardins, tapisseries, arts et manufactures de France, suivant le pouvoir à Nous
donné par S. M.
PREMIÈREMENT
GAGES ET ENTRETENEMENS DES SURINTENDANT, INTENDANS , GONTROLEURS ET: TRÉSORIERS DESD. BASTIMENS.
À Nous, en lad. qualité de Surintendant et Ordonnateur général desd. bastimens, jardins, tapisseries, arts et manufactures, pour nos gages à cause de nostreditte charge +. ,...1 dan De sn EN DIRES PRO ON
À Nous, en lad. qualité de lad. charge et pension 3000!
A Nous, comme Surintendant et Ordonnateur général
attribuée et'unie à icelles 4 34.4 45,4 20e Ni
des bastimens du chasteau de Monceau. ...... 2h00 Au s° Coquarr DE Lamorre, conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur ancien desd. basti-
mens, jardins, tapisseries et manufactures, pour trois quartiers de ses gages..................., 45oof
Au s° Mansarr, aussy conseiller du Roy en ses Conseils, intendant et ordonnateur alternatif desd. bastimens, pour trois quarliers de ses gages. ............... 4665
Au s° pe CuanLay, aussy conseiller du Roy en ses Conseils et ordonnateur triennal desd. bastimens, ctc., pour Lrois quartiers de ses gages ................ h5oot
Au s° Le Nosrre, contrôleur général ancien desd. bastimens, etc., pour trois quartiers de ses gages et augmenamener bete OO ISO
À la veuve, héritiers ou créanciers du $s° Harpouix,
tation d'iceux es. : LR ee
contrôleur général allernatif desd. bastimens, pour trois quartiers de ses gages el augmentation d’iceux.. 4125 Au s° Leresvre, contrôleur général triennal desd. bastimens, pour trois quartiers de ses gages et augmen- MO nIcenx a UP RSR Se er MON À M° Cuarces Le Bssçue, conseiller du Roy, trésorier général desd. bastimens, pour trois quartiers de ses gages et augmentation d'iceux ..............,...4: 21008 A M° Cnanzes Le Bescue, aussy conseiller du Roy, trésorier général alternatif desd. bastimens, etc. 2100 A M° Cuarces Mawessier, aussy conseiller du Roy, trésorier général triennal desd. baslimens.. ...... 21008
Somme de ce chapitre... 4g70o31t 18° 9
OFFICIERS QUI ONT GAGES POUR SERVIR GÉNÉRALLEMENT DANS TOUTES LES MAISONS ROYALES ET BASTIMENS DE S. M. Au s° Le Brun, pour ses appointemens pendant lad. année, la somme de 8800f!, à luy ordonnée par gratification à cause de la conduite et direction des peintures des Maisons Royalles, et aussy de celles qu’il a, sous nos _ordres, de la manufacture des Gobelins, pour, avec 3200 employez dans l’estat de la Maison du Roy, faire la somme de 1300011, à luy acordée par chacun an et dont il a esté DONE. DORAMTICN se da teen css unes a: CON Au s° pe La Hire, professeur de l'académie d’architecture establie au Palais-Royal, pour y tenir les conférences et y enseigner publiquement, pour ses gages de la présenté année... 2. 4 à 024 sains een dure Le » :L2OON Au s° Mawsarr, architecte, pour ses gages pendant AS RNA LT Hans de Lo QU à 6 CE MO OO Au s° Dorgais, autre architecte, idem ...... 1000 Au s' pe Corre, aulre architecte, 2dem....., ahoot Au S" Ferrsrex, historiographe desd. Bastimens, 1200 Au s° Noëc Coyrer, peintre. .............. 9200 Au s° Friquer, autre peintre.............. 2004 À Craupg Goy, autre peintre. ............. 190h À Axoré FéuiBiex, aïant la garde des figures et le soin
de tenir nels et polir les marbres des Maisons Royales. SR RSS RER RES Le do a Re Re ANS À Puecipres Buisrer, ancien sculpteur. ...... 15ott À Jacoues Houzsau, autre sculpteur, faisant ordinairement les modèles et ornemens, tant au Louvre qu'ailleurs, Aooït pour ses gages, dont il luy sera payé seulemont.io ss sis Vo di lee DE À Fnaxçois Girarpox, autre sculpleur, pour ses gages. D Te Ro Le Led Se DU let ie Re ie Ra OO À Tuowas Recnaupin, autre, idem.......... 15ott À Anroine Coisvaux, autre, idem.........., 200ott A Louis Lecros, autre, idem.............. 15of À Marnreu LespaGnandez, autre, 2dem....... 15ott À Puezippes Carrier, autre, idem.......... 15ott À Barrisre Tusy, autre, idem... ..:........ 9200 À Prernre Mazenunes, autre, 1dem........... 150ott Aux héritiers de Pierre Mesvarp, marbrier.... 30ot À Huserr Missox, autre marbrier.. ,........ . goût À Dommnico Cucer, qui fait loutes les garnitures de bronze doré des portes et croisées des Maisons Royales.. À Le Crenc, graveur, pour ses gages. ....... 100 À Isnaër Sicvesrre, autre graveur, pour faire les desseins d'architecture, veüe et perspective des Maisons Royalles, carousels et autres assemblées publiques. 4oott À Gorrox, imprimeur en taille-douce.. ....., 100ott À François Vicpor de Clermont, maistre des œuvres de maçonnerie des bastimens du Roy, pour ses gages anciens et augmentation d’iceux, 1200, dont il sera payé de la moilié, attendu le service actuel qu'il rend à S.M. 600 À Puecrppgs CLequix, maistre des œuvres de charpenterie, pour avoir l'œil sur tous les charpentiers.. 6oo ANIRAN DORRET ÉCOLE à à dde Pinus so DO A'JAGQUES MAZIÈRE : MACON. 2. Liane eh ee JON À Prenre Tagvenor, maçon...,..... “ee PRE Li À Prerre Le Maisrre, maçon ..........,... 3ott À Jean Mauver, charpentier. . .............. 3ot Aux hérittiers de Prerre Dionis, menuisier..... 3ott got À Rocer, serrurier du cabinet.............. 8ot
Aux hériltiers d'Esrienne Carez, menuisier.
À Anpré-Cnarces Bouzce, ébéniste.........,. 3ot À Cuarzes Jansow, vitrier.................4:80tt À Esrienxe Yvon, couvreur..........,,.... 38ott À Pazuwpgs Viry, plombier. .............. 3ot À‘Jaouss Lucas anlre: ni dia use. mont. Bot
À'Lous Ranouzre,paveur...4 use au su BON A:Czaune Brior, miroitier.: .......4..,,224!; 3ott À Guicrauwe Desauziers, peintre et doreur.... 3ot À Gosseuin el Lacnr, armuriers, retenus pour tra-
écris:
Sn a dc
ns
Rata S
vailler aux instrumens de mathématiques nécessaires pour l’Académie des sciences... :,..010 2 .. 200 À Taurer, horloger, retenu pour entretenir toutes les pendules de l’Académie des sciences, tant celles qui sont à l'Observatoire que dans lad. Académie ....... 30ot À Masse, chaudronnier, pour ses gages. .... 3ot À Panezaix et Varisse, ramonneurs de cheminées, pour avoir soin de tenir neltes celles des maisons royalles, à Paris, Saint-Germain, Fontainebleau et autres lieux, pour leurs gages, et les racommodages des cheminées leur seront payez par ordonnances particulières. . ...... 6of À Danrez Fossier, garde du magasin du Roy où se mettent les démolitions nécessaires pour les bastimens de: SAME er À Cuarces Mozer, jardinier, retenu pour travailler aux desseins des parterres et des jardins de S. M. lorsqu'il
RÉPANDUE AS AAA
ay sen commandé. J,2:..,,4.1401.,:4 DOON À Anpré Le Nosrre, aussy retenu pour travailler ausd. jardins'et partennestr ir nt tn.) tanot Au s° François Francnes , intendant de la conduite et mouvement des eaues et fontaines de S. M., pour trois quartiers de ses gages... :::1::...:,.,....:9abot Aud. s° Francxes, ayant l’entretenement des fontaines de Rungis, palais de Luxembourg, Croix-du-Tiroir ét‘chasteau du Louvre. 31.444420. 70008 Au s° Mariexer, l’un de nos commis, ayant le soin de tenir le registre de la dépense des bastimens ... 2000 À ....., commis de l'intendant des Bastimens en CROÉCIOS tie old tete aan LEEDS Die ÉD ON À ....., commis du contrôleur général des Bastimens, pour, en son absence, avoir l'œil à ce qui est du controlle général, pour ses appointemens...,......... 6ooï Aux trois premiers commis en liltre d'office des trois trésoriers généraux desd. Bastimens, pour leurs gages à raison de 300 chacun, dont il leur sera payé seule- DIODES 0 desdits ii AN autel tta ne OUR À Danier Fossier, garde des magasins des marbres
pour lesd: basltiméns.) 4400.22. 000!
Somme de ce chapitre ...... .. 28110
OFFICIERS SERVANS SA MAJESTÉ
POUR L’ENTRETENEMENT DES MAISONS ET CHASTEAUX CY-APRÈS NOMMEZ
LOUVRE
À René pe Louvienx, concierge du château du Louvre, pour tenir nettes les grandes et les petites galleries, les ouviir el fermer, pour ses gages. ............ 1008
OFFICIERS DES BÂTIMENTS
COURS DE LA REYNE
À Genmun, portier de la porte du cours de la Reyne du costé des Thunienes.. 12 1: ll) #60 À Jacques Dusuisson, portier de l’autre porle du costé de Chaillot, et pour garder les plants des Thuilleries, POUT SÉRDARER an noie CAS RSS TOO
PALAIS-ROYAL
À Esriexxe Mesnivier, portier de la grande porte du PARENT S AUT RRR E ea tr Bon
COLLÈGE DE FRANCE
À Ducsos, concierge dud. collège, pour deux quarliens dleseg pages en ueRUR 2Rtrfant
MADRID
À Jean Ricann, concierge du château de Madrid, pour trois quartiers de ses gages. .....,.......... 15of
Au s° François Francines, ayant l’entretenement des fontaines et grottes des châteaux de Saint-Germain, pour SR pAR CR ee SA te PAU PSP Nr Son
À Hexry Souraicre, portier du vieil château, pour trois quartiers de ses gages. : ..,...4.....).., 75t
À Louis Guiccor, portier du château neuf, idem. 754
À Craupe Taszer, portier de la porte du pare de Saint- Germain au bas des descentes du chasteau, idem... 754
À Potssox, peintre, pour ses gages........... 30h
À Jacques Barnier, macon ........ PE NPARRS ES 30h
À Avnens -thorpenhter. 444,2, 408
À François Micor, menuisier.,.,........... 3ot
À: Louis Prat) sefrhmer. site eds, Soft
À Cuarces Le Mercier, vitrier ........,.... 3ot
Somme de ce chapitre,....,..,. 1205
SAINT-LÉGER
Au s° pe Gansauzr, concierge dud. chasteau, pour deux quaftière déses: gadés..,:.:,..404. 4/44. 99bf
POUGUES,
À Jean Anmiex , garde des fontaines de Pougues, pour trois quartiers de ses gages: : 424... 1 798
À Ducnirox, concierge de la Surintendance des bastimens de Versailles, pour ses ARCS. Ve cet AOON
L’entretenement ordinaire des autres concierges, jar-
IMPRIMERIE NATIONALE
diniers et autres officiers dud. chasteau de Versailles est payé par estat séparé, Cÿ.......:.......... Néant
JARDIN MÉDECINAL.
Les gages des officiers et entretenemens ordinaires dud. jardin médecinal du faubourg Saint-Victor se payent par estat séparé, partant cy........ ee PAS Néant
HOSTEL DES AMBASSADEURS
A Gauzar, concierge dud. hostel, pour ses gages. 1 oo! A luy, pour l’entretenement d’un jardinier et d’un porlier pendant lad. année. ................... 15oît
CHASTEAU-THIERY
Led. chasteau et domaine de Chasteau-Thiery a esté engagé à M. le duc psg Bouiccon, partant cy ... Néant
VILLERS-COTTERESTS.
Led. chasteau et domaine de Villers-Cotterests a esté baillé à Monsieur le duc d'Orléans en augmentation de son apanage, partant Cy...... rer F0 0: NAN
Somme totalle du présent estat. 804934 18° 9°
Laquelle somme de 804934 18° q°sera payée aux dénommez au présent estat par le s° Maxessier, trésorier
général des bastimens du Roy en exercice pendant l’année 1687, des deniers de sa charge, et, rapportant le présent estat par Nous expédié, ensemble les certifications du Contrôleur des bastimens et jardins de S. M. du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et deuements faits, ainsy qu’ils sont obligez par leurs charges et employs, et quittances sur ce suffisantes, lad. somme de 804934 18° 9° sera passée et allouée en la dépense de son compte par Messieurs des Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté. Fait à Versailles, le 22° jour de febvrier 1686.
292 febvrier : À Nous, pour la pension à nous acéordée par $S. M. pour chacun an à cause de nostre charge de Surintendant et Ordonnateur général desdits bastimens, et ce pour lad. année 1687......... GRAS Goooï
2h aoust : à la veuve Grocxer, couvreur, ayant l’entretenement de toutes les couvertures du château, pour ses gages du premier quartier de l’année 1687.. 350 A Tisseranr, vitrier, ayant celui des vitres, pour ses gages pendant le même temps. ......... ions SOON
À la veuve Gran», plombier, ayant celui des plombs pendant le même temps............... PNA À Dusois, peintre, ayant celui de toutes les peintes Die SN AAA SAR GEe NE SUR NE RENE 190 À la veuve Degray, ayant celui de la moitié du grand parterre du jardin du Roy, petites palissades et allées en terrasses au pourtour d’icelui................ 250 À Manezene et Anne Pormer, ayant l’autre- moitié, pour AO NT RANCE AMAR AE PARU A ns RER PS LA Ra 2bott À Gasriez Despours, ayant celui du jardin de l’estang et'qu jen ON PIS eee ee eee SUR TON
À la veuve Louis Dessours, ayant celui des grandes :
et peliles palissades., .:,.,..,.:..... 4... .. Booïf À Var, ayant celui des arbres fruitiers, allées d’ipréaux CL AUDE en le he beaute + 2J0O0U.D:
Aux Religieux de la Charité d’Avon, pour trois mois de la pension pour la subsistance des malades. 4878 10° À Cuamurox, ayant l’entretenement des orangers et du jardin de-la Reyne............ Feu De #7 ROON À Dorcueuwer, dit La Tour, ayant celui du petit jardin de la Conciergerie.. . ...:.. SHARE EE is ele
A Louis ne LA Tour, ayant la charge du nettoyement des cours du chasteau............ AP Le 100 À Dosois, ayant l’entretemement du jardin de la fontayne du chasteau et jardins en dépendans... 374 10° À la veuve Vreuxpowr, ayant celui du jardin potager etiraitier du:jardim neufs: 54, enNt ser 5 454 A Rexé Nivezow, ayant celui du Mail..... 974 9° 6°
À BernarD, ayant celui du petit jardin de l’hostel AIDER den er ei ee ae 254
À CnaricLon, ayant celui du nettoyement des canaux dB MER Li R eue Te, Re pou
À Vozricganr, ayant celui des batteaux sur le canal et sur d'est. 2.44. re Re da Ride Le bot Au s° Piox, ayant le soin et la nourriture des carpes et cignes dud. canal et des estangs dud. chasteau.. . 270
À Cuaricron, ayant celui de l'horloge dud. chas- Han RE RS re . 25h
À Touzer, concierge du pavillon de la Surinten-
DANCE Le PS RAM EE TS NRA nn AR en 5oî À Gervais, portier du parc. ............... 75 À Besxar», concierge de l’hostel d’Albret.. .... 254
À Perir, portier de la cour du Cheval Blanc... 5of Aud. Dorcuemer, concierge du chasleau , pour ses gages dud. premier quartier 1687................. 75
14 décembre : ausd. offiaers du chasteau et jardins
de Fontainebleau, pour le payement de leurs gages à
cause desd, entretenemens pendant le deuxième quartier A OS is sn laa aous N OEA RE hkogk 12° 6%
Somme de ce chapitre... 8819 5°
que le Roy veut et entend eslre entretenus en son chasteau de Fontainebleau et autres dépenses que S. M. commande y estre faites pour la conservation et entretenement d’iceluy pendant l’année dernière 1687, expedié par nous Fraxçois-Micuez Le Teccier marquis pe Louvois et ne Courranvaux, Conseiller du Roy en tous ses Conseils, secrétaire d’État et des commandemens de S. M., Chancelier de ses ordres, Surintendant et Ordonnateur général de ses bâtimens, jardins, tapisseries, arts et manufactures de France, suivant le pouvoir à nous donné
par S. M.
PREMIÈREMENT
Au s' marquis pe saxr-Hérem, capitaine et concierge dud. chasteau, pour ses gages 38ooït, outre 1200 emploiées dans l’estat de S. M. de la maitrise de Melun et Hontamiebleque:Rra to aient nds 3800!
À Nous, en lad. qualité de Surintendant et Ordon- :
nateur général des bâtimens, jardins, tapisseries et manufactures, pour les mêmes gages. .......... 3800
Au s° Tourozze, ayant la charge de faire tendre et nettoyer les meubles dud. chasteau et veiller à la conservation d’iceux, pour ses gages pendant lad. année. 3001
Aux héritiers ou créanciers de la veuve ne Brax ayant l’entretenement de la moitié du grand parterre du Roy, anciennement appellé le Tibre, nouvellement refait et replanté de neuf, pour la tonture des bois des deux carrez d’iceluy du costé de la Chaussée, nettoyement desd. tarrez, de toutes les allées, perrons, palissades et terrasses plantées et à planter, augmentation du rondeau, allées et parterres d’alentour et de la grande allée de la Chaussée qui va de la cour de l’Ovalle au Chenil, suivant le devis et marché qui en ont esté fails, pour sond. entretenement pendant les six derniers mois de lad. ANNÉG LR EN ee LU Une LI PAR te ui . boot
A Macpezawe et Anne Pormnrer, filles de deffunct Nicocas Porrer, ayant celui de l’autre moitié du grand parterre, en augmentation dud. grand rondeau, pour lesd. SPC: der him MOI L TUE NES RAA 5oott
À Gasriez Dessours, autre jardinier, ayant l’entretenement du petit jardin de l’estang et du jardin des Pins nouvellement plantez, deffrichez et remis en eslat, allée royalle, allée solitaire et allée du pourtour dud.
jardin des Pins, allée des ormes, du Ghenil, et ailignements des canaux qui font la séparation du parc d’avec led. Chenil jusques commancçant le long de la clôture du jardin de la fontaine de la Granderie, et finissant au bout de la grande allée attenant le pavillon, eu égard à l'augmentation d’entretenement dud. jardin des Pins, suivant le devis et marché qui en ont esté faits pour les six derniers mois ......, SRE CR Re 3504
À CnarizLow, ayant l’entretenement du jardin appellé de la Reyne et des orangers de S. M., pour ses appointements à cause dud. entretenement la somme de 1200, à la charge de fournir 200% par chacun an à la veuve Bonxavenrure Nivecon, vivant jardinier dud. lieu, et tondre les buis, nettoyer les quatre quarrez dud. jardin, les allées et terrasses d’iceluy, ensemble d'entretenir les palissades des buis qui sont tant contre lesd. terrasses que
contre les murs dud. chasteau, filérias et ciprès et les
salettes de gazon en ovale et quarré, comme aussy de fournir les charbons nécessaires pour l'orangerie, faire racommoder toutes les caisses desd. orangers, raffraischir les Lerres toutes fois et quantes que besoin sera, faire sortir au printemps lesd. orengers et les faire rentrer dans lad. orengerie, et générallement faire et fournir tout ce qui sera nécessaire pour led. jardin de l’orengerie, suivant le devis et marché qui en ont esté faits, pour les six demie AMOR Er NE per AE Goott
À Jean CrAmARIGEAS, ayant épousé CATHERINE DE SERmaenac, veuve de Reuy, auquel $S. M. a accordé, par son brevet du. :.:,. , la jouissance du logement du carré qui est au milieu des palissades dud. jardin des Pins, à la charge de le faire planter d'arbres fruitiers à ses dépens sans aucun gages. ..,..,.........,... Néant
À Dorcuemer DE LA Tour, pour l’entrelenement et nettoyement du jardin de la Conciergerie du château, ensemble les arbres fruitiers, allées et palissades d’iceluy, pour lesd. six derniers mois. ............. 22H 10°
À Jaques Bssxanp, aïant l’entretenement et nettoyement de l'hôtel d’Albret, des plattes bandes, bordures à compartimens qui y sont plantez et des allées et palislissades pour demi sun ro.s aus ts uBON
À Cmamizcon, à condition qu'il baïllera 100 à la veuve Corrar» pour luy ayder à nourir et entretenir elle et ses enfans tant qu'elle vivra, et pour avoir par led. Crarizzox soin de nettoyer l’etang et canaux dud. chäteau, oster les herbes, les joncs et ordures qui s’y pouront trouver et amasser, fournir les batteaux et ustancils nécessaires à cet effet, et faire en sorte que les lieux soient toujours nets et que l’eau ne se perde, pour lesd. six derniers/moiss 451,4. 4.4 SARL a RO
A Jeax Dusors ayant le soin et nettoyement des peintures tant à fresque qu’à huile, anciennes et modernes, des salles, galleries, chambres et cabinets dud. château, la somme de 600, à la charge de restablir celles qui sont gastées et nettoyer les bordures des tableaux et de fournir de bois, charbon et fagots pour brüler esd. salles, galleries, chambres et cabinets où sont lesd. tableaux pour la conservation d’iceux, pour lesd. six derniers MOIS ESA RERO A PTS PU NAT LATE 300
À la veuve GroGner, avant l’entretenement et restablissement de toutes les couvertures d’ardoise et de thuille dud. château , jeu de paume couvert et orengerie, galleries, hôtel d’Albret, de Ferrare, des Religieux, et généralement de toutes les maisons dépendantes dud. château et appartenantes à S. M., pour lesd. six derniers MOIS: Se. USA OEE CEE MP er Dhs 15ooît
A Tisseranr, aiant celuy de loutes les vitres dud. chäteau et dépendances, pour idem........... Goott
A la veuve Vreuxponr, aiant celuy du jardin potager et fruitier du jardin neuf, pour A ARMES RL dei ii got
A la veuve Axpré GirarD, plombier, pour l’entretenement des plomberies dud. château et dépendances, et restablir les plombs rompus, pour Idem et 250
A René NiveLow, pour l’entretenement et nettoyement du jeu du Mail et des palissades d’iceluy, ensemble du berceau des meuriers entre les canaux du Chenil, pour Le: LOUE Dés PNA AE SLA LR nr eone cle 5h 5°
À Nicocas Varin, aiant celuy des arbres fruitiers qui sont plantez dans les quarrez du grand parterre de Fontainebleau et le long de la muraille du costé de la Coudre, des allées d’ypréaux, nettoyement des tablettes du canal, labours du pied des arbres fruitiers et des plattes bandes de l'allée des meuriers, ensemble le nettoyement des ruisseaux et fossez qui écoulent les eaux du parc, suivant le devis et marchez qui en ont esté faits, pour lesd. six MOIS ann RUE ARS ANT TERRE 1: Mao:
A la veuve Louis Dessours, jardinier, aiant celuy de toutes les tontures du devant des grandes palissades dans les cinq principalles allées, en toute leur hauteur, et les tontures des petites allées de traverse à 20 pieds de haut, la tonture du derrière desd. grandes et petites palissades à 10 pieds de haut, les plattes bandes au pied de devant lesd. palissades dans les grandes et petites allées de 4 pieds de large, et les labours et deffrichemens au derrière d’icelles grandes palissades de 1 0 pieds de large et au derrière des pelites de 6 pieds de large; plus, les tontures des palissades de l'allée nouvelle des pins qui conduit à Avon seront faites devant et der-
rière, et les plattes bandes de labour comme dessus, en
la longueur de lad. allée contenant Goo toises ou environ, avec le nettoyement de la grande place en face des cascades et teste du canal; lesd. tontures, plattes bandes, labours et nettoyement dans le meilleur estat qu'il se poura dans chacune des années desd. entretenemens, plus de faire des dégorgemens générallement quelconques au pied de toutes les palissades, pour lesd. six MOIS in vie need SR SD TEE ON 10001
Aux Religieux de la Très Sainte Trinité dud. Fontainebleau, tant pour l’entretenement d’une lampe d'argent garnie de ses chaisnons que Leurs Majestez ont donné pour brüler nuit et jour devant le très saint sacrement de l'autel, que pour la fourniture et entretenement des ornemens et parements d’äutel, linge et luminaire pour la célébration du service divin, et ce pour l’année CRÉOLE LATE ADN HAN AO ODU
Aux Religieux de l’hospital de la Charité d’Avon, pour la pension que S. M. leur fait par chacun an pour la subsistance des malades dud. Fontainebleau... goof
À Vozriceanr, aiant l'entretenement de tous les batteaux sur le Canal 0 Ah SR ie LE 1001
À Louis Dusois au lieu de Manrix Jam, concierge du logis de la fontaine dud. château, et jardinier des jardins en dépendans, 150 pour ses gages de concierge et jardinier, à Ja charge de bien et soigneusement entretenir lesd. jardins, labourer au pied les arbres, rateler les allées, tondre les palissades, et générallement tout ce qui sera nécessaire dans led. entretenement, pour lesd. six derniers moIs......... Re cb Re ren 70h
À Nicozas Turery, aiant la garde et conciergerie du Chenil et entretenement des allées du parc d’icelui. 1 001
À Prow, aiant le soin et nouriture des carpes et cignes dud. canal et des étangs du chasteau, pour les six der- MIÉPS MOI E Le ee ee SR SR TES He MDI ON
À Nicoras Dupowr, gentilhomme ordinaire de la vennerie et Nicozas Dupoxr, son fils, en survivance l’un de l'autre, suivant le brevet de S. M. du...-par forme de pension, à cause de l’entretenement de la volière qu'il avoit auparavant qu’elle fût convertie en orangerie, pour l’année entière ..... SENS ROAD d UT DS SU Goott
À Dsspzars, garde de la basse-cour des cuisines, pour D LORRAINE EN PE EEE MR cn eee ES TO
À Rogerr Jamin, aiant la charge de garde de la basse cour du Cheval Blanc, pour idem.......... 37 10°
À Jacques Beswarn, aiant la charge et conciergerie de l'hôtel d’Albret, pour l’entretenement de la maison, cour et escuries qui en dépendent, pour lesd. six derniers DOM MSA A ae ne Re DIRONRES AE SL On
TO PU RP EN I EN CUS
A Louis La Tour, aiant la charge du nettoyement des cours du chasteau, pour idem............... 200 A Touzer, aiant la charge de concierge du pavillon ou logement de MM. les Surintendans des finances, pour D LT CORRE RE ARENA EN ed SUP CL Cou 100 À la veuve Cuarces Gervais, portier du parc, pour ITEMS EST RS CURE ANR ER PE SN ANS ET AU PATES 150t À Cosue Perr, portier de la cour du Cheval Blanc, po dm CL ee pu RS rs 100 À Jaques Dorcuemer dit La Tour, pour avoir soin de distribuer, retirer et garder les clefs de tous les logemens dud. chasteau, pour idem, 4... 150ft À Cuaricron, aiant le soin de monter et d'entretenir l'horloge, pour idem.......... EP EEE RC 5oh
Somme totalle du présent estat 177311 15°
Laquelle somme de 17731 15° sera payée aux denommez au présent estat par le S° Manessier, trésorier général des bâtimens du Roy en exercice pendant l’année 1687, des deniers de sa charge, et rapportant le présent estät par nous expédié, ensemble les certifications du contrôleur desd. batiments et jardins de S. M. du service que les officiers sujets à aucuns entretenemens auront bien et deuement faits, ainsy qu’ils sont obligez par leurs charges et employs, et quittances sur ce suffisantes, lad. somme de 177311 15° sera passée et allouée en la dépense de son compte par Messieurs des Comptes à Paris, lesquels nous prions ainsy le faire sans difficulté.
Fait à Versailles, le 22° février 1688.
À Cousrurter, fontainier, pour ses gages des six derniers mois 1687....... LÉ dE DU 500
TS
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PLOMBERIE , MENUISERIE. OUVRAG
CHARPENTERIE. COUVERTURE. SERRÜRERIE. ï | VITRERIE ET PAVÉ. DE CUIVR
ANNÉES. MACÇONNERIE.
ONE SP 138968 10° 10700ft 7 22500 8100ot 24400 7 1 10e EE 105650 11200 4 120001 388291 10° 7700 ll 10801202 182320 86951 4850t 20800tt 32401 5° 1900k ’ 1684...) 48340ott 35450 11900f 668674 6° 1%] 39813# 17° 7°| 103931 13° à | Nix LR anee 1287384 5° 9] 160798 7° 5° ll hg8598 19° 8%) 355054 16° 9°] 145008 3° 4° | 9397 1080-14. 191538 9° 28634 10° 11200 253994 11% 9%] 20118# 9° 1°| 16g4o8 18° 5° 16 US hg284# 19° 9°] 136384 5° 7° 2100 23291# 7° 61] 29286 14° 34 176011 11° là DO 2 a a A chapitre. | 979500 3°11°| 1943974 3° 30050 23206/08 18° 204095 19° 1°] 934hot 6° 1
() Avec la sculpture et la marbrerie.
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(1) Avec la couverture.
RÉSERVOIRS AU-DESSUS DE MARLY
PARTIES EXTRAORDINAIRES
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DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
TOTAL PAR ANNÉE
309089# 4° 3° 30047oû 17° 11 kG2064N 10°
Qs 9d
TOTAL PAR ANNÉE
D AE LE mm open ppt mt | meute ete mnesremenmammenmereneemen || tenter nent mass en ue GS OA BE EU EEE DIV OC W STI
hzohaitt 297399 5 189198 31902 7° h5577 17° 7°
Toraz par
DE MEULAN
14ooo 29400 17436 9° 4] Ag5ot 139374 3°11° 295868 13°
ho3ht 8°
7hgaht 17° 11%] 609594 19° 3% 10284# 8:
qe om me ND PU LOU R Par PAM U URL, TT
0) Ce chapitre de dépenses comprend les châteaux de Chambord , Blois, Vincennes, Compiègne et Monceaux, en sus de Fontainebleau.
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ec les entretenements de Marly.
BVERTURES LOYERS ACHAT ACHAT PAYEMENTS TOTAL
des MANUFACTURES. £ UNIQUES Ë ”
DE MAISONS. DE PLOMB ET ÉTAIN. DE MARBRES. PAR ANNÉE. IONS ROYALES. DE VERSAILLES.
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SUARUURE 753934 11° QU] 98741 un 5o1ot 115339# 19° 9] 88457h 5° 123980h 1f
1088/0002, 3255oat 11° 7°Q)) 19844 u 6980t 143639 12° 1° u 71024 1
108B 10, Lo67gt 6° 78) 65180 48900 6995tt 14° 83081113 8° 1 203454
FO 2, 6164 18° 7° 798734 5°10°| 4Gloot 23858H 19° |115639t 6° 7° 615634 10° | 1817184 d
ES PEUR g14où 18° 3° 53063 7° k2500 260111 9° 5°] 928538 4° 2%! 4305 17° 1518o1tt
16811444 0. 8962 8‘11° h7h86À 10° &hgooït 2209234 82485 8° 1°] 921965 17° 9° | 1759071 Torau par a .
chapitre. [2359174 5°11% | 3187558 17° 10°| 182700 104911 8° 5760237 9° 9°| 2055got 9° 2% |1035805#
(1) Avec les pratifications aux gens de lettres. () Avec la Ribliothèque.
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gratifications des années 1681, 168 et 1683 sont classées dans le même chapitre que l'Académie des sciences. jartir de 1685, les sommes sont employées non en ouvrages d’argenterie, mais en draps d’or, d'argent et de soie.
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IMPRIMERIS NATIONALE.
GRAVEURS EN MÉDAILLES
Aury (Augustin).
BernarD (Thomas).
CARLSTEN.
Cnéron (Charles-François).
DE La Haye.
Duvivier (François).
Farxs (R.).
Haroy.
Le Banc.
Le Breton ( Hercule).
Maucer (Jean).
Meysusox (Antoine).
Mozart (Michel).
() La table alphabétique renvoie aux articles où les noms compris dans les listes suivantes se trouvent cités.
Rannon.
Revoir (Jean).
Rogrriers (Joseph).
Rovssez (H.).
VariN (Jean).
GRAVEURS EN TAILLE-DOUCE
Avpran (Girard).
Bauper (Étienne).
Beroy (Claude-Auguste), gr. de lettres.
BRISSART.
Caron (Louis).
CxariLLon (Louis).
CLÉRIN.
De La Borssrère.
De La Pointe.
Durour.
Eneuincx (Gérard) Le Bzoxr.
Le Czerc (Sébastien).
Le Paurre (Jacques).
Loir (Louis).
Mouezor (Claude). Prcarp le Romain.
RanDon.
Roussezer (Gilles).
SILVESTRE (Israel).
LITTÉRATEURS ET SAVANTS
Bauuze (Étienne), historien.
Bizor (abbé Pierre), numismate.
Borzeau Despréaux (Nicolas), poète.
Bonrez ou Borezxr, physicien.
Boucuer (Jean), historien.
Bourpeun (Claude), naturaliste.
Carcavi (Pierre ne), mathématicien.
Cassinr (Jean-Dominique), astronome.
CuarPENTIER (François), littérateur.
Crasezze (Jean-Mathieu pe), mathématicien.
Carrier (le Père Pierre-François), antiquaire.
CLarramBauLT (Pierre pe), historien.
Cozsox, anatomiste,
Conneizce (Pierre), poète dramatique.
Gorrezter (Jean-Baptiste), orientaliste.
DE Brauzieu, mathématicien.
DE Cusser, astronome.
Derrey (Pierre), historien.
Deczos, astronome.
De La Cuapece Bessé.
De La Croix père (Jean Parmis), interprète en langue turque.
DE La Croix fils, orientaliste.
DE Lannion (abbé), littérateur.
De La Viene (André), historien.
Desnayes, mathématicien.
D’Hereecor (Barthélemy), orientaliste.
Drpy, (Pierre), interprète en langue arabe.
Doparr, mathématicien.
Du Bovcuer (Jean), généalopiste.
Du Cance (Charles pu FResne, sieur) érudit et historien.
Du Mouwer (Le P. Claude), érudit.
Du Verxay (Joseph-Guichard), anatomiste.
FéLIBIiEN (André), hist. et architecte.
FLore (Georges), historien.
GazranD (Antoine), orientaliste.
GaLLois (abbé Jean), écrivain.
Germain (Dom Michel), érudit.
Goperroy (Denis), historien.
Gruterus, historien.
Harpouin (le Père Jean), érudit.
HergeLor (Barthélemy D’), orientaliste.
Hérouvaz (DE Vyon D’), généalogiste.
Hurt (Pierre-Daniel), érudit.
Hoevener, mathématicien.
Huyexens (Christian), astronome.
Jazreny (DE), historien.
La Faveur, professeur de chimie.
La Hime (Philippe pe), mathématicien.
LErEBvRE, mathématicien.
Lorr, mathématicien.
Masizcon (Dom Jean }), diplomatiste.
Marcnano, botaniste.
Marierre, mathématicien,
MariorTe ( Edme), physicien.
Merr, anatomiste.
PErniN, mathématicien.
Perrauzr (Charles), littérateur.
Perir, antiquaire.
Prcarp (Jean) , mathématicien.
Porexor, mathématicien.
Quiauzr (Philippe), poète.
Racine (Jean), poète.
Rainssanr (Pierre), numismate.
Renaupor (abbé).
Rozce (Michel), mathématicien.
ScanelpER (Daniel), historien.
SÉDILEAU ou SÉpILor, mathématicien.
Tazzemanr (abbé François), écrivain.
Tournerort (Joseph Prrrox pe), botaniste.
Vazois (Adrien pe), historien.
Varin, mathématicien.
CLERMONT
Corexer (veuve).
Corwgizze (Jean-Baptiste).
Corneize (Michel).
Corrèce (Antonio ALLeGri dit le).
Coyrei fils (Antoine).
Coyrez père (Noël).
DAMOISELET.
Dasri (Jean-Baptiste).
De SÈve (Pierre).
DESsJARDINS.
Desozrers (Guillaume).
DESPECHES.
Dommiquin (Dominico Zampert, dit le).
Dosse.
Dugots (Jean).
Dumas (Jean).
Durré (Daniel).
Düranr.
Durencé.
Durocaze.
Du Vernay (Gabriel).
Du Vivier.
Errarp (Charles). Fauconnier (Jean-Baptiste).
Fenr (Dominico).
Fontenay.
Fouquer.
Francarr (François).
Friquer pe VAuRozE (Jacques-Claude).
Gesin ou GuÉLIN.
Goxer (Léonard).
Goy (Claude ).
Guerc (Francesco Barr, dit le).
Gune (Guido Rent, dit le).
Gussin.
HanIBAL.
Hénauzr (Charles).
Houasse (René-Antoine ).
Hovwvauzr.
Jamauzr (Jean).
Jouserr (Jean).
Jouvener (Jean).
La CERIZAIE.
LaLLemEnT (Philippe).
Lance (Francois).
La Porre, p. et doreur.
Le Brun (Charles).
Le CLerc, p. sur verre.
Le Cosquino.
Le FEBvRe.
Le Howere (Louis).
Le Loup (Charles).
Le Moyxe (Les).
Le Movxe de Paris.
Le Movxe le Troyen.
Le Moyne (Jean), le Lorrain.
LiGNIÈRES.
Manamte ( Carle).
Mesnace ou MEsNAGer.
Meusnter (Philippe).
Miexarp (Pierre).
Mora (Francésco).
Monnoyer (Jean-Baptiste).
VAN PLATTENBERG ou).
Moswrer (Pierre).
Nivezon (Claude).
Nocrer (Jean).
Nouparr.
Parzzer (Antoine).
POTIERS DE TERRE, FAÏENGIERS
BranrarD (Pierre), faïencier.
Brosse (Antoine).
Buzarn.
Causerre, faïencier.
Ccairer (Thomas), potier.
Cozonore, potier.
COoMMANDEUR , faiencier.
Gucemner (Toussaint), potier.
Lamserr, faïencier.
Lazeré (veuve).
Lemaire (Pierre), faïencier, Mancez (Jacques), potier.
Mano, faïencier.
Messaçer (Louis).
Moreau (Jean).
Moreau (Jean).
Saint-Martin (François). Trou (Henry), faïencier.
Van ner Hussr.
CARLIER
CHARMETON.
CHARPENTIER
CLerIoN (Jean-Jacques).
CoLLI6NON.
Cornu (Jean).
Corron.
Gouer (Henri).
Cousrou (Nicolas).
Coysevox (Antoine).
Cuccr (Dominique).
Cuissix (Jean-Baptiste).
De Drev.
De LALANDE.
DE Movssy.
DerieneR ou DESRINIER.
Descramps.
DescouLons.
Dessarpins (Martin).
Devaux.
Device.
Doisy (Robert).
Dossrer ( Nicolas).
Dour.
Drovizcy (Jean).
Du Cuasrer (François).
Durour.
Esror.
FLamann ou FLAMEN (Anselme).
Fonreue (François).
ForTIER.
FRANOHEVILLE (Pierre pE).
François (Jean).
Fremery (Martin).
Friquer.
EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS
APE re deco me architecte. DO eue) CHAÉD Ne charpentier. SC NEA NA" COUV DEN arr couvreur. Sent AA ÉDO AR EE to EE graveur. SUEDE ER PAGE Jan trac jardinier. Al RE TS CURE IMAC ne maçon. ap...
Mate le matelot. ner de eo HE one médaille. MERS hip MORE Ce menuisier. NOIR nee PR Re peintre. FO nono
... propriétaire. ... sculpteur.
... serrurier ... Statue.
ABRY, SC
Acacias , 1011.
Académie d'architecture, 107, 117, 251, 378, 379, 390, 539, 0666, 784, 1013, 1014, 1208, 1205.
Académie des inscriptions, 538, 7706, 780, 985, 1204.
des inscriptions (Transcription des
cahiers de l’), 1204.
française, 314, 536, 537, 538,
française (Copie des cahiers de l’),
française (Dictionnaire de T), 377:
française (Horloge de l’), 24», 537, 780, 902, 1267.
française (Messe en musique pour la fête de la Saint-Louis à 1’), 378,
538,780,1010, 1204. — Voy. Saint- Louis (Fête de la).
Académie de peinture de Paris et de Rome, 3, 107, 128, 238, 239, 268, 878- 379; 495, h99, 536, 537, 538-539, 723, 780, 783-784, 1009, 1013, 1207-1208.
des sciences, 3,101-103 ,119,128,
des sciences (Jardin des Plantes
pour les exercices de l), 1204. —
Voy. Jardin Royal.
des sciences (Laboratoire de l),
des sciences (Pendules de l), 119, 253,268, 391, 568, 730, 780, 783, 968, 1297.
Accauzr, marchand de marbres, 1090,
Achantelle, 841.
Acxarry (Martin), 822.
ACHATES
Achats de terres, bois, prés et vignes, 3, 36-46, 105, 130, 132, 151-157, 191, 267, 270, 271, 283, 294-208, 327,373, ho, 80, 81, 534-536, 577, 580, 581, 582, 587, 588, 589, 590, 591, 597, 598, 659, 660, 661, 662, 663, 664,665, 666,668, 669, 699, 700, 850, 854, 855, 860, 861, 863, 864, 912,913, 920, 935, 1081, 1082, 1084, 1085, 1086, 1093, 1094, 1098, 1136, 1143, 1144, 11445. — Noy. Choisy, Marly, Versaîlles (Terres acquises à).
Achères, 154, 296, 227, 230, 361.
(Plants d’), 224, 225, 226.
Acmzze (La Reconnaissance d’), st.
Acier (fourniture d’), 546, 775.
de carme, 758.
AcREMENT (Léger), Suisse, 1034, 1232.
Apam (Charles), ter., 72, 76, 227,
(Zéphirin}, sc., 784.
IMPRIMERIE NATIONALE
ADENET, mac., 428, 644.
Aponis , stat., 1187. — Voy. Vénus.
Adoration des Trois Rois, tab., 562.
ADRIEN (Jean), garde des fontaines de Pougues, 121, 256, 393, 570, 732, 970, 1298.
Affaires des fossés jaunes, méd., 785.
Afrique (L’), gravure, 100.
(La côte d’), 269.
Affüts de canons, 215, 884, 887.
Agathes, 408, log, 483, 776, 858, 860, 863, 868, 869, 870, 914, 915, 916, 917, 1007, 1008, 1087, 1091, 1096, 1097, 1098, 1141, 1142, 1143, 1144, 1201, 1909, 1203. — Voy. Tasses et vases d’agathe.
——— d'Allemagne, 598, 867, 875,
orientales, à fond brun, représen-
tant le buste de la Reine, mère de Louis XIV, 876, 918.
représentant Alexandre, 1143:
= représentant l’Apothéose de Germa- |
nicus, 483.
——— représentant Bacchus versant un | vase dans la gueule d’une panthère,
représentant Élisabeth d'Angleterre ,
représentant l'Empereur Claudius ,
représentant Europe enlevée par un taureau, 1202.
représentant la Félicitéet la Paix, 1209,
représentant Hercule, 1902.
représentant Jules César, 776.
——— représentant Marc-Antoine et Cléopâtre, 1202.
représentant Mars et Vénus, 1202.
représentant un Roi maure, 1202.
représentant un Taureau, 856.
———— représentant une léte de femme,
———— représentant une téte d’impératrice, 8h9.
représentant une Victoire, 1202.
Agousta (Prise d’), méd., 1044.
Agrafes des écluses, 1076.
AGRIPPINE, en onyx sardonix, 856.
A6x (François), charp. blessé, 289.
Ar (Jacques), ter., 1042.
| Aigle de cuivre pour église, 1129, 1246.
représentant Vénus couchée, 1008. |
- enrichi de pierreries ,en forme de vase, 588.
Aiguière d’agathe, 868.
de cristal de roche, 483, 859, 867, 1089.
Aiguilles, 349.
d'or pour le cabinet du Roi,
| Armonn (Antoine), 545.— Voy. Aymonn.
Air (L’), stat. 336, G19.
AsLET, maç., 503.
Aix, 562, 76.
Ajustages des fontaines, 65, 205, 211, 633, 634, 637, 885, 893, 1118.
Akai (Le feu s'), 374.
| Arain (Pierre), dit La Croix, invalide,
, Maç., 285, 241, 357, 556,768.
ALBANE (François l’}, p., 585,587, 589, 593, 663, 665, 667, 772, 773.
Albâtre montahuto, 988, 998, 1175,
oriental (Tables d’), 577.
| Azpert (Jean), paveur, 1283.
Azgrer (Hôtel d’), à Fontainebleau, — Voy. Fontainebleau.
Azeur (Dominique), fumiste, 1190.
ALEXANDRE, agathe, 1095, 1143,
et Diogène, bas-relief, 562, 1210.
| (Histoire d’), tapisserie, 582,
——— (Mariage d’) et de Roxane, tab.,
—— (Le Père), jacobin, 101, 238.
(Usruescm, dit), p., 436, 772, 085, 1131.
Alexandrie, d'Égypte, 703.
Alger, méd., 785.
Algériens humiliés (Les), méd., 1198.
Aus, charp., 955.
Aux ou Aus (Guillaume), ter., 931,
ALcain (Jean), plombier, 9, 21, 34, 82.
——— (Veuve Jean), plombier, 9, 33, 134, 136,166, 167, 173, 203, 253, 282, 800, 343, 333, 391, 44h, 568.
ALLAIN, Mag. — Voy. ALAIN.
É fe ALLAIRE (Richard), manœuvre blessé,
Azrarn (Le moulin), 552, 593, 837, 839, 850, 1085.
ALceGrann (Étienne), p., 653.
ROI
Allemagne, 377, 776, 777, 1007, 1008.
— Voy. Agathes d'Allemagne.
ALLEN (Vincent), le jeune, marchand de gondron, 847.
———, marchand de plomb, 48, 146, 170, 284, 364.
Alliance des Suisses, planche gravée, 35.
ALLIER, charp. de vaisseaux, 886.
ALLSSE, paveur, 312.
Allonville (Pont d’), 1287.
Alluetz (Routes de la forêt des), 1248.
Alpes (Plantes des), 1011.
Alsace (Régiment d’), 688, 694.
Althæas flütés, plantes, 1216.
Avvarez (Louis), marchand de curiosités, 131, 234, 272, 374, 408, H83, 577: 984, 660,663,869, 917, 1083, 1089, 1140, 1910.
| AL, ter., 283.
Amazone, slat., 577, 693.
Ambassadeurs (Hôtel des), à Paris. — Voy. Hôtel.
| Amblaïnvilliers, 152, 156, 271, 297.
AueL (Séraphin). — Voy. Hamez.
Awecor (Charles), jard., 1039, 1241.
- (Charles), prop., 38.
——-—- ambassadeur à Venise, puis en Portugal, 328, 558, 579, 660, 778,
(M"° la présidente}, 328, 778.
Amérique (Les iles d’), 4, 111, 130, 234, 268, 269, 373, 563. — Voy.
Cayenne.
Aer, greffier de l'Écritoire, 55.
Amétiste. (Vase d’), 577, 660, 1089,
Amétistes, 588.
Amiens, 592.
Amwior, ter., 424, 670, 920, 923.
Awmaucr (Florent), tailleur de pierres blessé, 737.
Amorsoirs, 842.
AmoureTTE (Miché), se., 367.
AMPHITRITE , Stat., 469, 474.
Amsterdam, 527, 710, 718, 719, 762, 778; 1007, 1063, 1200, 1201.
AuveL (Séraphin}, ter. — Voy. HameL.
Auwyor, ter., 35, 142, 281,
Analyse des plantes, 228, 54o, 788, 1012, 1209. — Voy. Bourpezn.
! Anatomie des animaux, 7982, 1010. —
Voy. Dissections anatomiques.
Andely (Port d’), 928.
Awpré (Antoine), sc., 10, 137, 182,
Anoré (Joseph), dit La Franc, invalide,
—— intéressé en la manufacture des draps, 4o1.
Andresy, 804, 1017.
-——- (Le curé d’), 1016.
Anpricis (Nicolas), vannier, 1224.
Anprtœux (Jean), arpenteur, 493, 723, 947, 949, 950, 1267, 1268, 1269.
—— Île jeune, arpenteur, 1267, 1268,
AnproMÈDE, groupe de marbre, 591, 592,637, 666,724, 736,765, 1106,
—— (Piédestal d’), 991, 998, 1101,
+. prop., 46.
ie doubles, 1019, 1025.
Angerville-la-Rivière, Lo8, 438, 483,
ANGLARD, mac., 84,214, 240.
Angleterre, 8, h94, 533, 577, 660, 684, 786, 1011, 1191, 1216, 1274.
— (Bas de soie d’), 887.
— (Étain d' ), 1255.
—— (Laine d’), 533, 1197.
——— (Plomb d') ,318, 558, 559,718, sn ——— (Voyageen), 759.
Axcor (Veuve Guillaume), prop., 155.
Axeuter (Guillaume), p. d’ornements, 99: 139, 168, 216, 314, 355, 533, 766, 1005, 1196.
——— (Michel-André), 8c., 252, 890, 567, 729.
ANICLE. — Voy. Hanicse.
ANIELLE (Simon), paveur, 5oo, 502, 563, 757, 1008, 1168.
Animaux (Planches gravées représentant des), 784, 785.
—— achetés en Levant.— Voy. Levant.
Anisson le jeune, libraire, 1008, 1009.
Anjou (Régiment d’), 688.
Anne DE Breraene (Reliure des Heures d'),537.
Annemont (Mare d’), dans la forêt de Saint-Germain, 1034.
ANNIBAL , stat., 1189.
Annonciade (Église de 1’) de Meulan. — Voy. Meulan.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Annonciation, tab., 587, 593, 665, 667, 1046, 1130, 1131.
Anseac (Denis), chaufournier, 878.
ANSEAUME, carrier, 291, 43.
ANSELIN, vidangeur, 362.
ANTHOINE, concierge de la Chancellerie, Loi.
Anrmoëüs, sardonix, 86.
, Stat., 578, 660.
Antiquités de Rome, par Desgodets, 245.
Anrorne (François), meunier, bo, 186,
——— (Jean), sergent de la compagnie suisse de Gonguelberg, 496.
—— manœuvre blessé, 958.
Anucue, marbrier. — Voy. Hanucue.
Anvers, 1214, 1993.
Anvizze (Le duc d’), méd., 541.
Apozon, stat., 349, 4k1, 577,627, 774.
——— assis sur un globe, méd., 1192.
——— (Aïlée d'), à Versailles. — Voy.
Versailles (allées).
—— (Bains d’). — Voy. Versailles.
——— (Bassin ou fontaine d’), planche gravée, 309.
(Galerie d’).— Voy. Louvre.
Apt (Drap d’), 234.
Arabesques en peinture, 436, 778 , 986,
ARASSE, Mac., 1200.
Argauct (M. d’), 1276.
Arbault, 1292, 1276.
Arbelay. — Noy. Harblay.
Arbres de couche et arbres volants des
moulins , 469.
-—— de fer, 363.
Arbres fruitiers, 105, 115, 123, 194, 154, 240, 262, 263, 381, 396, 397, Lo3, 496, 504,508, 513, 572, 574, 599, 722, 7394 747: 798 794; 795, 796, 798, 918,953, 965,973.
974, 1031, 1144, 1145, 1961, 1302, 1303. — Voy. Fontainebleau (jardin potager et fruitier) ; Pêchers ; Poiriers ; Pruniers.
Arbrisseaux et d'arbres (Voitures d’),151, 323, 344, 505, 5o7, 794, 795, 706, 797; 799; 1024, 1025, 1026, 1030, 1031, 14213, 1214.
Are de triomphe de Paris, 3, 29, Lo, 97: 98, 119, 127, 151, 219; 267, 293, 353, 06, 798.
Arcadie (Les Pasteurs d’), tab., 584,
Areanson (Fournitures d’), 208, 466.
Arche de Noé, tab., 585, 664.
Arais (Marc n°’), sc., 11, 93, 137, 159, 469, 4172.
Arcueil (Garriers et plätriers d’), 352, ho7.
—— (Pavé d'),922
——— (Pierre d'), 424, 426, 427 L28.
Aroy (Le marquis d’), 777.
Arcy. — Voy. Bois d’Arcy.
ARDEL, ter., 78.
Argenterie (Grands ouvrages d’), 15, 16, 236, 294, 4o1, 4o2, Lo3, Lol, Lo5, 406, 4o7, Lo8, 480, 481, 489, 483, b79, 583, 586, 587, 589, 591, 593, 596, 597, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 856, 861, 862, 863, 865, 870, 871, 87h, 918.
Argenterie (Pièces d’) reblanchies, 351, L77.
ARIANNE, ter., 1287.
ARION, Stat., 990, 994, 1483.
Arles, 383, 560, 561, 562, 1094,
— (Dane d’}), stat., 562.
—— (Figures antiques d’), 624.
-—— (Vénus d'}, stat., 492.
ArmaGnac (Hôtel d’), près des Tuileries, L98, 499, 795, 756, 978, 980, 1162, 1168.
—— (Écuries de M. d’), 754.
Armand (Jean), dit HozLannE, ser. — Voy. Hozzanves.
—— marchand, 1008.
Armatures de fer pour guéridons, 756.
de statue équestre, 983.
Armenonville (Pont d’), 1069.
(Sas d’), 1078.
Armenticres, 691.
Armoisin, 977:
Armonr (Julien), nattier, 1003.
AmnauDin (Jean), concierge de la Surintendance à Saint-Germain, 745, 964,
ARNAULDIN (Gaston), 1049, 1271, 1278.
ARNAULT, prop., 146, 285.
AmnauT (Gaspard), calfateur, 943, 94h.
ARNavERs , mat. , 944.
Annouz (La veuve), prop., 372.
Arnouzp, ter., 141, 338.
Arsoux (Joseph), 1091, 1090, 1143.
AroNDEL , appareilleur, 686.
employé, 806,
AmpaiLLeT (Jean), charp., 527, 815, 1044, 194.
Arpentages, 35, 36,62, 81, 88, 105, 112, 143, 146, 158, 190, 282,285, 380, 420, 423, 450, 461, 465, 491, 707; 708, 709, 711, 796, 850, 937, 938, 1065, 1072, 1073, 1137, 1138.
Arras, 691, 760, 1031.
Arrêt du Conseil, 1190.
——— publié à son de trompe, 1001.
Arrosoirs (Fourniture d’), 89, 180, 210, 323, 344, 797, 1227.
ARSAN, mac., 83.
Arsenal (Fonte de statues à l), 757, 762, 956, 987, 988, 989, 992, 993, 994, 1173, 1176, 1177, 1178 ,1179, 1100544104, 1102, 44005 1407,
———— (Fourneaux de l’), 761.
ARTAILLOT, poseur blessé, 739.
ARTEMAN, voit., 894.
ARTÉMISE
Artichauts (OEïllets d’), 796, 1134.
Artifice (Feux d’). — Voy. Feux.
Artois (Arbres et fleurs envoyés de l’}, 908, 509, 789, 794, 1024, 1914, 1916,19296.
Ascension. — Voy. May.
Asperges (Plant d’), 1134.
ASsELINE (Jean), charp., 1228.
(Jean), jard., 2938.
Assomption de la Vierge, tab., 581, 664,
Assurance (Frais d’), 976.
Assy (Le comte d’), 271, 374.
Astronomiques (Observations), 236.
ArTTILA, peinture, 772.
Attiques de cheminées, 175, 1186.
Attributs de Flore, de la Nuit, des Plaisirs, de Pomone, de la Terre, groupes,
AuBarÈne (Compagnie d’), du régiment de la Sarre, 1289.
AuBé (André), ter., 523, 551, 598, 698,706, 809, 810, 812, 819, 840, 929, 1147.
Ausert (François), charp., 521.
(Veuve }, 763.
——— (Jean-Jacques), charp., 47, 64, 78, 74, 121, 145, 166, 299, 9230, | 255, 283,358, 363,364, 393, 514, | 545, 570, 680, 732,763, 800, 840, |
AuBerT, de Gênes, 1210.
prop., 4.
Aubes de roues, 554, 839, 842, 1060.
Augin (Barthélemy), secrétaire de M. Amelot, 558, 579, 660, 778, 1223.
(Jacques), 600, 832, 862, 1055,
sc. et mouleur, 1184.
AusouIN, libraire, 780.
Ausour (Louis) ou Auerun, vitr., 556, 1006, 1207.
| AurrarT, entrepreneur, 928.
Ausry (Adrien), ter., 554, 862.
(Jean-Baptisie), paveur, 80, 83, 90, 93, 108, 170, 214, 312, 359, 376, 601, 757, 833, 916.
receveur des finances à Rouen,
se. et fondeur, 995, 1184.
Audience du Doge, méd., 1192, 1194.
Audience du Légat, méd., 1194.
AunERNE (Augustin), dit La Freur ,invalide, 742, 960, 961, 1278.
Aunicer (Gaspard), ter., 552,580, 839.
Aupoux (Jacques), poseur blessé, 738.
Aupran (Girard), gr., 100, 219, 309, AUFRÉ, ter. , 772.
AuGÉ, charp., 210, AuGEer (Antoine), meunier, 186, 320, 455, 657, 709, 711, 714.
(Claude) ou Ocier, dit Samr- Cuaupe, invalide, 487, 741, 959.
aumônier des Bâtiments, 246,
——— charp.— Voy. Avcé.
ser. , 87.
(Veuve), prop., 45.
| Auges de pierre, 213, 306, 330, 351,
Lol, L25, 479, 694.
AuGter, ter. — Voy. Ocrer (Christophe).
Augsbourg, 588, 665, 777.
Aueusre (Sceau d’). — Voy. Sceau.
AULARGE, Maç., 17, D9, 89, 92, 158, 180, 185, 192, 203, 302, 307, 319, 329, 427, 475.
| Aulneau (Pépinière d’), 29, 341, 451,
| AuLouPre, voit., 887.
Aumasson (Léonard), dit LAFoNTAINE, maç.— Voy. LaronTaAINE.
| Aumasson, commis, 463.
Aumonr (Appartement du duc d’).— Voy.
Versailles. | (M°° d’), prop., 4, lo. | (Hôtel d’), 4, 4o.
Aumonr, charp. blessé, 190.
Aunais ou aunois, arbres, 155, 681.
Aunes et d’aunettes (Plants d’), 790, 799, 796, 798, 831, 842, 850, 1024, 1060, 1064, 1073, 1213, (Tuyaux d’), 1063.
Aure (Nivellement de la rivière d'),
Aurioux ou Auriousr, mac., 81, 84, 96, 189 ,183. | Aurore (L’), groupe, 367, 988, 994, |
Auroux (Léonard), poseur blessé, 497.
Aury (Aupustin), gr. en méd., 764.
Auranr, jard. ou ter., 169, 199.
Autruches pour la Ménagerie, 1091, 1096, 1143.
Auvents, 982 ,1003.
Auvergne, 1091.
(Plantes apportées d’), 1019.
(Régiment d’'), 1286.
Auvry (Antoine), ouvrier blessé, 738.
, prop., 44.
Auxerre, 558, 560, 762.
(Manufacture de dentelles d’),
Auy, men., 1665.
AUZANNE, — Voy. Ozanne (Pierre).
Auzras, ter., Lo.
Avant-becq de la rivière d'Oise, 75, 76, 513, 800.
Avanturine (Bénitier d’), 869.
Avarr (François), jard., 323, 507.
Avasse (Jean), mac., 768, 1005.
Avaux (Le comte d’}, méd., 778.
AvEeuNE (Noël), dit Rocower, invalide,
marchand de bois, 586, 770.
Avexarr (Claude), prop., 45.
Avi, men., 982. — Voy. Aur.
Avignon, 1213.
Aviexon, sergent des galiotes, 893.
Avirons, 821, 1120, 1286.
Avis (Martin), prop., 46.
Avoine, 39, 679, 693, 694, 832.
Avon, 264, 398, 574, 748, 873, 1303.
(Religieux de la Charité d’). — Voy. Fontainebleau.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Avon (Réservoir d’). — V. Fontainebleau. | Aymonn (Michel), batelier, 149, 368,
Asé (Jean), prop., 46.
Bain, men., 1149.
Baccary (Louis), dit La DizziGENcE, invalide, 741, 958, 961, 1277, 1278,
Bacchanale, 1096.
Bacchante, stat., Lkh1, 625, 990, 1175.
Baconus, stat., 441, 692, 956, 1182,
onix sardonix, 856.
———— debout, versant un vase dans la |
gueule d’une panthère, agathe de trois couleurs, 1901.
de Médicis,
stat., 439, 625,
BacneLarr, ter., 24, 288, bb1.
Bâches (Fourniture de), 545, 547, 553, |
(Têtes de), 1060.
Bacnorr, sellier, 56.
Bachon, sorte de bateau, 1246.
Bacnoux (Jacques), prop., 297.
Baczer, garçon fontainier, 1158.
Bacouez (Jacques), men., 95.
Bain, ingénieur, 760.
, marchand de ciment, 1075.
BavouLeau (Guillaume), men., 1070.
Banyx (Pierre), entrepreneur de Maubeuge, 555, 563, 849, 877.
Bay, employé, 685.
Bagnères, 560.
Baignoires (Fourniture de), 907.
Baie, orfèvre. — Voy. BELLE.
Bailleau, 679, 690, 1068, 1071,1072, |
(Aquedues de), 1071.
——— (Bois de) l'Évéque, 1072, 1081. |
(Écluse basse de), 1281.
BarzzeBten (M'° Anne), prop., 1088,
Barzzeur (Gilles), prop., 43.
BAILLEUX , 1090, 1092.
Barr, greffier de l'Écritoire, 22, 68, 188, 213, 324, 3925.
BarzLor, commis pour l'exécution des règlements des manufactures, 380.
marchand, 914. Bazzy (Jacques), p. en miniature, 19,
Barzzx (Jean), maç., 28, 62, 68, 69, 169,174, 231, 274, 36h, Lo, 520, 598, 808, 825, 835, 855, 9921, 1037, 1057, 1234, 1249.
(Simon), treillageur, 1034.
frères, p., 309, 771, 1114.
, portier de la Savonnerie, 106, 24h, 381, h90, 493, 721,951, 1194,
Bailly, 506, 793, 795, 797; 1220.
(Aqueduc de), 52, 201, 643,
GO
(Avenues de), 295, 305, 451, * 590, 1023, 1218.
(Église de), 38.
(Terres acquises à), 159,
Bas, directeur de la compagnie du Sénégal, 4, 111, 268, 269, 373.
Baraëny (Antoine), prop., 154.
ter., 297.
Baran ou Bazrann (Philbert), brodeur,
Balances et fléaux, 65, 207, 459, 637, 6G4o.
Balancier des médailles au Louvre, 161, 156, 760, 77h, 785, 983, 1002, 1187. — Voy. Louvre, Suède.
Bakanciers (Modèles de), 755, 799.
(Ustensiles servant aux), 755,
Balcons de fer, 195, 197, 293, 275, 359, b15, 650, 802, 884.
Bâle, 777.
Baliveaux, 143, 152, 156, 373.
Bazu (Claude), orfèvre, 5, 406.
(Michel), 5.
Voy. Guizun (Suzanne).
BazLon (Gülles), directeur des plants des |
parcs et avenues, 104, 2hh, 391, 323, 490, 504,760, 793, 794, 954, 1095, 1031, 1922, 1926, 12927,
Aymonp (Olivier et Laurent), passeurs, 289. — Voy. Hémowr.
| Baror, plombier, 1168.
| Balustrade d’argent pour la chambre du
Roi, 5, 7, 15, 111, 199, 234, 467.
de bois, 173.
—— de fer, 223.
——— de marbre, 516.
de pierre de Tonnerre, 638.
BALUZE (Étienne), historien, 102, 237.
Bancelles d'argent, 583, 593, 596, 597, 662, 667, 668, 669, 856, 861, 862, 870, 871, 913.
Bancs de bois, 982, 1010, 1168.
de marbre, 190, 430, 443, 631,
de pierre, 638, 877, 11109.
| Bandages (Vis de), 841, 106».
à roues, 1227.
Bandins de galères, 634, 885.
BanDoN, jard., 1053.
Bandoulières (Fourniture de), 656.
Bannes de toile, 64, 348,369, 1002.
pour couvrir les peintures dans la
grande galerie, 459.
Bannettes (Fourniture de), 795, 1024.
Banquettes en ouvrages de la Savonnerie, 865, 916.
Baptême à la paroïsse de Versailles, 908.
Bapmsre, p. de fleurs. — Voy. Mon- NOYER.
cordonnier, 461.
sc. — Voy. Tury.
Bara (François), ter., 852, 1059.
(Joseph), invalide, 742.
Baralzce, ter., 878, 909, 910, 1125.
Barancue (Pierre), procureur au Chätelet, 295.
Baranr, prop., 44.
Baraques au pont de Sèvres et au pont Rouge pour mettre la figure équestre du Roi, 752, 753, 704.
| Barar, jard., 270.
prop., 153.
BararTon, ter., 419.
Baraur (Héritiers), 45.
Barbacanes , 808.
Barbarie (Guivre de), 719.
Barse, se. en bois, 67.
Barge (Veuve), 67.
Barpeau (Jacques), ter., 1068. |
Barger (Pierre), ser., 556, 1006, 1207.
Barerer (Claude), ter., 524.
Bargier (Georges), ter., 810, 811, 813, 820, 1038, 1041, 1236.
—— (Guillaume), men., 28, 1020.
—— (Jacques), mac., 513, 514,549, | 800, 807, 1032, 1030, 1229, 1239, |
—— (Jean-François el Christophe), ter., 317, 339, 702, 935.
—— (Léonard), poseur blessé, 1277.
Baroiz (Guillaume), archer du prévôt des Invalides, 710.
Bareqs pour porter des pots de fleurs,
BARDET, copisle, 1290.
Barnix (Jean), ser., 685, 87a, 873, 1070, 1284, 1285.
—-— employé à la rivière d'Eure, 1076,
Barèges (Eaux de), 1094. |
= (Travaux pour la conservation des eaux de), 1143.
Bareizze (Jean), ter., 1918.
BarizzoN (M. p6), ambassadeur à Lon-
dres, 237.
Barce (Philippe), charp. de galères, 955.
Baron (Nicolas), marchand de bois, 467, 711, 939, 1042.
Barra (Joseph), invalide, 960, 961.
-——— (Martin), arpenteur, 796.
Barracans (Manufactures de), 404.
Barrasr (Joseph), invalide, 1977, 1278, Barre, sc., 300.
Barre (Fers en), 1061.
Barré (François), carrier blessé, 1275.
——— (Martin), de Namur, corroyeur,
2 (Pierre), mac., 699, 706.
ouvrier blessé, 736.
voit., 346.
Barreau, tâchéron, 740.
me (Veuve), portière des Gobelins, | 99, 216, 354, 532, 766, 1004,
Barres d’écurie, 207, 656, 658.
-—— de fer, 200, 348:
-——— pour porter des moellons où retailles, 148, 149, 287.
Barrer (Pierre), ser. , 769.
Barrière, limousin blessé, 737.
Barrois, men., 509.
ou Baroy, sc., 378, 956, 995, 1119, 1172.
Barraëzin (Jean), ramoneur, 467.
BARTILLAT (Étienne JEnannor s' DE), garde
du trésor royal, 8, 198, 129-139, 399-110, 599, Goo, 851-876, 1098,
Bas de laine au tricot (Fabriques de),
Bas de soie pour les gondoliers, 717,
Bas-reliefs antiques, 131.
de marbre, 562, 1116, 1910.
de métal, 12, 15, 438, 181, 197; 277, 314, 437, 438, 439, Lo.
Bassan le vieux, p., 585, 664.
Bassins d'argent, 269, 406.
de cuivre rouge, 210.
de marbre noir et jaune, 277.
de pierre, 427.
Basrarn (Michel), macç., 751, 978,
voit., 148, 368.
Basnie (Esprit), ouvrier en pozzolane, h93, 561, 720.
charp., 28, 64.
Basrtex (Jean), mac., 678.
Bastille (Dépenses de la), 91, 171, 2144,
BasTon, 762.
Bataille, tab., 615.
Barann (Michel), mac. — Voy. Basrarn.
Batardeaux, 290, 311, 420, 639, 659, 677, 805, 1984.
de neige et de glace, 676.
Bateaux (Fourniture de), 148, 368, 504,556, 608, 603, 694,708, 761, 1091, 11306, +137, 1923, 1946,
1285.—- Voy. Chalands, Marnois, Ver- |
sailles (canal).
coulés à fond pour la digue de la Seine , 284.
de cuir pour aller entre deux eaux,
(Planches de), 182, 224, 458,
Voy. Dosses.
pour transporter des cerfs, 358, 361, 362, 363.
Baugess (André), papetier de Nantes,
BaucaeroN, dit La Vioeïte, invalide, 950, 961, 1277. 1278, 1270.
Baucheron (Ferme du), 1236.
Baupequains, ter., 531.
Bauer (Étienne), gT., 100, 219, 290, 306, 922.
de Grenoble, 4o4.
(Le s'), 272.
Baupeu (Pierre), ter., 792.
Baunin ( François), jard., 1299.
Bauron ou Bounon, ter., 831, 1960,
Baunor (Philippe), dit Roze-BLancne, invalide, 489, 741.
Bauoun, employé, 689. — Voy. Brau- DOIN.
BaupranD, géographe, 101.
Baudriers de cloches, 1207.
Bauser (Jean), prop., 41.
Bausouan (Clément), ser., 182, 375, 529, 833, 834.
Baumarpez, men., 465.
Baurru, entrepreneur, 763.
BazanNeT, voit., 85, 276.
Bazize, carrier, 705.
Bazize (Ambroise), manouvrier blesse,
(Dame), 1035.
Bazme (Michel), bardeur aux grues, blessé, 495.
Béaz ou Béazze (Philippe), vitr., 441, 797; 984, 1168.
[-Bs#ausruN (Charles ne), trésorier de ’Aca-
démie de peinture, 107, 238, 378, 538,784 ,1013, 1208.
Beavcæawp (Le chevalier), 581, 661.
Brauneau (Philippe). Voy. Baupor.
BEaupouin | Jean), charp., 1163.
corroyeur, 62, 241, 342, 343, GA.
voit.; 63, 350, 1071.
Beaupnu (Pierre), entrepreneur, 977.
BEaurranD , charp., 294.
BEauJEU, notaire, 1167.
Beaujolais (Manufactures de), 243, 380.
BeauJouan, ser., 602, 1056, 1964,
| BEAUMENY, commis à peser le fer e‘ le
plomb, 58.
Beaumont (Léonard ou Liénard), ter., 291, 317, 339, 523, 550, b51, 810, 814, 84o.
(Compagnie de), 635.
Beaumont-sur-Oise (Pont de), 707.
Beaunier (Claude), garde-magasin , 725, 806, 807, 823, 1036, 1270.
BEAUNIER, voit., 519.
Bgaurré (Pierre), garçon de laboratoire, 291, DO1, 781, 1010, 1498.
Beauregard (Carrière de), près Chambord, 737.
-—— (Château de), 1097, 1144 ,1999, 1295, 1270.
Braurgpamme, employé aux Bätiments,
BEAUSGIEUX, SC., 1173.
Brausse (Laurent), jard., 509.
Beauté (Le parc de), 870.
Beauté (Jean), maç.et tailleur de pierres, 514, 599, 799, 800,808, 809, 819, 869, 1037, 1233.
Beauvais (François), entrepreneur, 699, 987- |
——— (Martial), entrepreneur, 699,
—— (Le baron pe), 752, 11638.
TE ou DE BEauvus, notaire, 4, 270, 271, 298, 384, Ao2, 480.
Beauvais (Manufacture de tapisseries de), 132, 235, Lo3, 471, 866, 916, 985,
Becnery, prop., 37.
Bèches (Fourniture de), 462, 463, 1120, 1128.
courbées , 48.
Béouer ou BEscxer, taupier, 372.
(Veuve), taupier, 81.
Béchevet (Étang de), 855.
(Rigoles de), 177.
Beogau ou Beau, p., 653, 904, 1046,
Beffrois de cloches, 1006, 1207.
Bec (Simon), couv., 120b.
Béçuin (Antoine), ter., 517, 525, 804, 810, 821, 1034, 4042, 1230.
——— (Nicolas), 804, 810, 811, 8923, 1041, 1042, 1230.
DRE US men., 649, 1127.
BénaëLe (Philippe), marchand tapissier |
de Tournai , 403, 471, 865, 916.
BeLain, Bec ou Bu, ser., 477, 184, 219, 832, 3b1, 363.
BELAN, sC., 1173.
Becarp, charron, 1107.
BELBRUNE, paveur, 928.
Bermomme (Denis), 638.
Becrar , briquetier. — Voy. Bezzer.
BezLancourr (De), prieur de Rennemou-
lin, prop., 156.
Bellanger (Bois), 318, 830.
TABLE ALPHABÉTIQUE
BeLLavoInE (Jean), l'aîné, prop., 156.
Beuze (Josias), orfèvre, 461, 863, 867, 871, 875,916, 1091, 1097, 1148, 1144, 1909.
Bellebat, 452.
BEzLecourT, ter., 1104, 1125.
BezcerLeur , (er., 449, 496, 6o4, 757.
BELLeronrs, concierge du château de Chambord, 834, 1057, 1265.
BELLEFONTAINE, prop., 45.
Bezzer , briquetier, bg1, 592, 685, 686, 854, 862, 1086, 1089.
BeLLEROZE, ter., 645.
Bezceva, entrepreneur, 698 , 706, 930.
Bezzrer (D°° Claude), jard., 745, 964,
—— (François), employé à Saint-Germain, 229, 260, 387.
—— (Jacques), 291.
—— (Jean), piqueur à Marly, 848.
——— (Veuve), jard:,77,78, 114,096, 249, 260, 361, 363, 387, 490, 590, 7hh, 964, 1016, 1911, 1293.
——— bourrelier, 679.
BELLINZANI, préposé aux manufactures, 103, 379; 380.
BezLucau, marchand, 589, 665.
Bercy (Jean), carrier, 705, 1057.
Becor (Francois), ter., 340, 445, 526, 605, 646, 683, 701, 825, 862, 878, |
BeLquienne (Alexandre), 1284.
Benarp (Jacques), préposé à l'hôtel d’AIbret, 747.
——— ouvrier blessé, 966.
Benezr (Jacques), prop., 39.
Bénitier d’aventurine, 869. |
d’or émaillé, 408, 483.
Benoïse ou Benoisr, men., 833, 1056,
Benoist (Gabriel), p., 539.
——— (Jean), maç., 562, 764, 936, 979; 980, 1170, 1171. |
—— (Michel), ser., 80,94 ,188, 308, | 827, 828, 1001. |
(Nicolas), dit La Jeunesse, inva-
lide, 741.
marchand de tableaux, 581, 6641.
Lo6.
BENon, matelot, 944.
Bequer, jard. blessé, 328.
BErain (Jean), dessinateur, 497, 541, 737; 780, 1015.
Berca (Jean), ouvrier blessé, 229.
Berchère-la-Mangotte, 683, 690, 1067, 1068, 1070, 1071, 1072, 1073.
Bercy (Claude-Auguste), grav. de lettres,
Bercer (Antoine), ter., 880, 1031.
Berçerar (Claude), men., 118, 176, 253, 391, 919.
BerGeron (Jacques), prop., 155, 535, 129), 1276.
——— (Pierre), maç., 16, 23, 25,96, 58,75, 87, 166,171, Aog9, 411, Aa, 6o1, 603, 642, 643, 672, 698, 853, 877, 896, 1091, 1099, 1122.
le jeune, maç., 415, 698, 853, 924, 930, 1086, 1146.
commis des manufactures, 106,
Bercue (Philippe), ter., 340, 60b,
BERINGHEN (Maison occupée par M. ve),
BERMAN, ter., 1103.
Bermes de fossés, 1279.
BERNAGHE, relieur, 1203.
BernarD (Pierre), dit La RoonE, poseur blessé, 735.
(Thomas), gr. en méd., 620, 786, 1015, 1193.
——— d'Amiens, 592.
7 Carrier, 887-
jard. à Fontainebleau. —- Voy.
BEsnarp.
— marchand de bois, 639.
| ——— marchand de cuivre, 775.
—— 80, 66, 556, 563. — Voy. Ber- NARD (Thomas), gr. en méd.
, ter., 34, 143, 289, 1052.
Benin (Le Cavalier), sc., 624, 894.
BERQUAN, orfèvre, 1008.
BErRRuER (Bernard), prop., 298.
Berrurier (Henri), charp., 827, 1050,
ser., 90.
Berry (Manufactures de), 106, 2
Er Cr
| Bersan (Baüin), marchand de tableaux,
Bersaucourr (Jean pe), épinglier, 64, 161, 280.
(Veuve), 95, 461, 634, 637,
Bersov, tailleur de pierres, 228.
BerrauLT, dit La Brière, invalide, 960,
BERTAUMÉ (Jacques), dit LABRIÈRE, invalide, 742.
Berruaur (François), p., 985, 1168,
Berrne (Antoine), voit., 1075.
Berre, ter., 340.
Berrmer (Charles), rocaïlleur, 26, 49, 74, 139, 165, 179, 186, 190, 318, 320, 392, 8342, 350, 455, 456,
(Veuve), 635.
BerrHin ou Bertin (Pierre), concierge du château neuf de Saint-Germain, 115, 240, 260, 387, 745, 964,
Berraon, employé aux rôles, 687, 1078, 1079, 1289, 1290.
ingénieur, 1077, 1078, 1079,
Bertin (Claude), sc., 617, 654, 7923, 890, 891, 994, 1116, 1157.
(François), carrier, 836, 921.
(Nicolas), 555.
ter., 28, 34, 48, 75, 85, 145, 150, 161, 286, 544, 550.
Berrrann (Jean), charron, 796.
ter., 34,143, 282.
rer (Neuve) 14091:
Bery (Liénard), ouvrier blessé, 496.
Besancon, 558, 621.
(Prise de la citadelle de), méd.,
Bescne (Louis et Nicole), prop., 41, 42.
( Veuve Robert), prop., 41.
Bésigues, outils, 554.
BesirA ( Philippe), prop., 87, 4°.
Besre, joaillier. — Voy. Bee.
BEsuin (Gilles), ser., 22, 63, 87, 756.
Besxarp (Denis), ter. blessé, 1082.
(Jacques), concierge de 1’hôtel d’Albret, 105, 145, 116, 123, 125, 246, 263,965, 382, 396, 399, 496, 573, 075, 730, 749,918, 965,975, 1144, 1300, 1302, 1304.
(Nicolas), jard. et ter., 29, 35, 119, 113, 151, 165, 2006, 293, 301, 302, 506, 791, 798, 1019, 1028, 1029, 1221.
(René), 1019.
mr Prop. 45.
—— (Veuve), prop., 45.
BEsNIER, charp., 601, 1055, 1263,
Bessarr (Jean), facteur d’orgues, 763.
Bessier (Jacques), 381.
Bessin (François), garçon papetier, 1274.
Couv., 209.
Besson, sc. et mouleur, 620, 1172.
BerTancourr (Louis), prop., 296.
Berry, prop., 297.
Bérauxe (Marquis DE) , ambassadeur en Pologne, 778, 1007.
Beurier, chaudronnier, 89, 95.
Beurre pour spalmer les vaisseaux, 350.
Beuze (Michel), contremaitre, 30, 187, 323, 456, 715, 943, 944.
Bevizze (Catherine), prop., 297.
BEzarn, marchand de bois, 1256.
Bezeau (Louis), dit La Pensée, mac. — Voy. La Pensée.
BEzELAc. — Voy. DE Bezecac.
BezirA, marchand, 348.
Bezons, 1057, 1058, 1059, 1066, 1250.
BrANE (Jean-Baptiste), marchand milanais, 562.
Brarr, taillandier, 11°.
Bibliothèque du Roi, 102, 108, 207, 214, 222, 289, 240, 307, 314, 377, h99, 500, 536-538, 542, 755, 778- 780, 787, 861, 914, 1008, 1009,
1015, 1016, 1097, 1141, 1162, 1167, 1190, 1192, 1199-1200, 1210, 1211. — Voy. Livres achetés
pour le Roi.
(Inventaire des livres de la), 537.
(Manuscrits de la), 54o. — Voy.
Manuscrits.
Bicauur (René), jard., 1027.
Biche retirée de l'eau, 823.
Bronert (Veuve), prop., 534.
Binaz, marchand de médailles, 777.
Bielles, 547.
BIENVENU, prop., 41.
ter., 36.
Bierry, prop., 154.
Bièvre (Chaussée conduisant de Versailles à), 347, Lo.
BiceazLois ou BiceLors,
Bicor, taillandier, 681, 1075
Bieuer, mac., 826.
men., 900,
| Bizraunez (Louis), arpenteur, 829, 830,
arpenteur, 81, 372, 513.
ROL
Bicraunez (Les enfants de feu), 241.
BiLLEHEU, ser., 902, 1128, 1120.
Bizcon, prop., 43.
BinaNvILLE, prop., 45. À Binarts, 313, 353, 753, 990, 1164,
1999, 1997. 1298. | Biner (Pierre), carrier, 838. | garcon de la Chambre du Roi, |
Lo.
Binor (Anne), mac., 672, 677, 925,
Biocne, prop., 154.
Biournay (Jean), ingénieur anglais, 130, 234,
Bisestre, manœuvre blessé, 328.
Biser (Martin), maç., 1069.
Bivize (Nicolas), garçon papetier, 1274. |
Bizot (Abbé Pierre), numismate, 379, 383,538, 770, 859, 862, 865,870, 874,915, 1200.
Bzamonr, prop., 44.
Blanc de céruse, 1114.
BzancrarD (Gabriel), p., 586, 664, 758, 985, 1130, 1276.
ferblantier, 637.
—— mac., 414,496, 6o2, 643, 1423.
—— (Les), sc., 160, 628.
soldat blessé, 739.
BLANCHEBARBE (Pierre) ,manœuvre blessé,
BrancHeron (Pierre), dit La Vioerre, invalide, 742.
Branouer (Gillette), veuve de Gilles Des- 4 FORGE, prop., 36.
(Simone et Nicole), prop., 37.
couv. , 96.
BLancHETON (Jean), ser., 756, 982, 1005, 1198.
Brarp, marchand, 1075.
Bray (Liénard), ter., 804
Bzemonr, marchand, 694
Bzico, vidangeur, 344.
Buin, ser. — Voy. BELAIN.
Blois (Château de), 4, 82, 127, 183, 239-241, 376, 4o3, 528-530, 834, 835, 1027.
(Horloge de), 835.
BLONDEAU, prop., 156.
Buonpez (François), arch. et mathématicien, 102, 417,289, 251, 890, 540, 566, 783, 784.
(Pierre), prop., 45, 155.
Broquaire (Michel), jard., 517, 594, 796, 798, 1213.
BLOTIÈRE , ter., 227.
Boser, dit Samr-Lavaz, invalide, 961.
Bocquer, fondeur, 60.
Bonin (Jacques), ter., 1155.
Borrrax Germain), arch. dessinateur,
Boïe, voil. par eau, 1002, 1187.
Borveat (Jean-Baptiste), maître de forges, 218, 288, 292, 314, 453, 548, 697, 845,1061.
droguiste, 559, 767.
marchand de marbres, 861, 864,
ter., 34, 48, 87,145, 175, 200.
Borcgau Desprkaux (Nicolas), poète, 102, 237, 539, 782, 1012, 1209.
Bompin, nol., Ao1, Lo.
Bois de courbes ou crochus pour vaisseaux (Fourniture de), 557, 637, 639, 640, 693, 711, 718, 719, 822, 825, 939, 1060.
Bois-d’Arcy, 707, 788, 1022, 1155.
(Aqueducs de), 201, 419, 674, 677, 924, 1155.
—— (Chaussée de l'étang de), 1156.
(Étang de), 37: 39, lo, 44;
ha, 43,44, 54, 63, 150, 152, 296,
(Magasin de), 53, 338, 339.
——— (Pavillons des regards de), 204.
ren (Deape de) 64.
—— (Pépinière de), 1224.
—— (Porte de), 1219, 1225,
(Puits de), 58.
Bois gris de lin des Indes, 774.
Bois rouge de Cadaron des Indes, 775.
Bois-Hébert, 496.
Borsceau, ter. — Voy. Boiceau.
Bois-Richoux (Pierrées de), 873.
Bois-Robert, près Saint-Cyr, 403, 708.
(Étang du), 793, 1029.
Borsseau (Jacques), dit CHAsTILLON , prop.,
(Jacques-Philippe), dit CHasTILLoN,
jard. à Fontainebleau. — Voy. Cras-
TILLON.
(Jean), prop., 42, 44.
(Jean), ter., 792, 798.
Borsseaux (Héritiers), 44.
BoissonneT
(Simon), ouvrier blessé,
COMPTES DES BÂTIMENTS. — Il.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Boites de chagrin à ressort d'argent pour médailles, 776.
de pendules en argent, 663.
Boivin (Gaspard), prop., 154.
Boizard (Ghaussée de), 1281.
Bozpuc (Le Père Antoine), religieux flamand, 100, 217, 305, 533, 767, 1005, 1196.
apothicaire, 1011, 1198.
Box (Michel), dit Jocy-Cour, invalide, 741, 960.
arpenteur, 461.
(Marin et Pierre), prop., 46.
Boxarr ou Bonvarr, plâtrier, 427, 470,
Boxpt (Le s' pe), 1066.
Bonenranr, p. en bâtiments, 344.
Boxnoume, ter., 607, 893.
Boni (André), ouvrier blessé, 1274.
Bonmarcné (Veuve), prop., 39.
BONNAIRE, prop., 42. — Voy. Deson- NAIRE.
Boxnarpez, men., 431, 479, 649.
Bonxgau (Daniel), ouvrier blessé, 737.
Bonneroy (Jean), 151.
BonnesEAN ou Bonnecenr (Pierre), jard., 205, 207, 709, 1024, 19213, 1217.
Bonnemaix (Fleurant), prop., 38.
Bonxemer (François), p., 7, 15, 82, 98, 99; 100, 204, 209, 217, 300, 304, 355, 366, 436, 533, 762, 767, 772, 921, 985, 1005, 1169, 1196.
BonneriE, garçon fontainier, 1276.
Bonner (François), prop., 534.
(Louis), maç., 826, 1050, 1255.
(Jean), soldat, 1286.
(Léonard), ter., 1280.
(René), men., 84, 96, 189,
invalide, 1278.
jésuite, 579, 660.
marchand de médailles, 19202.
ser., 28.
Bonnevie, employé au Parc-aux-Cerfs,
Bonxevor, ter. , 35, 142.
Bonnières (Chemin de), 933.
Bonnissanr, ter., 150, 167.
Bowrewrs (Offices de M.) à Versailles,
Bonrer (Robert), ser. — Voy. Bourer.
Bonvaz (Pierre). — Voy. BonvaLer.
Bonvazer (Pierre), vidangeur, 518, 519,
Bonvazer, sc. et fondeur, 995,.1184.
Bonwzce ou Bouvizze (Georges), dit Lé- VEILLÉ, ter. — Voy. LÉveILté.
Boquennx (Pierre), ouvrier écrasé, 289.
Boquer, employé , 148.
Boauizcon (Pierre), marchand de bois,
Borpar (Pierre), scieur de long, 460.
Borpeaux, ouvrier blessé, 362.
Bordeaux, 718.
Bordures de glaces, 98, 995.
de miroirs en argent, 269, 379,
Lo6, Lo8.
de miroirs en cristal, 866, 916.
d'or émaillé pour agates, etc., 871, 916, 1091, 1097, 1143, 1144, 1202, 1203.
de tableaux en argent, 4o2.
de tableaux sculptées, Go, 111,
170,205, 209, 270, 316, 367, baa,
de tables de marbre en bronze, 988, 1179.
Borez ou Borezut, physicien, 102, 237,
5lo, 783, 1012, 1209.
Borezzr (Benoit), gondolier vénitien, 716, 945, 1164.
Bornes, 68, 364.
de grès, 699, 700, 771, 772,
de pierre de taille, 57, 88, 162.
Borzacay ou DE Borzacur, ingénieur romain, 565, 597, 668, 722, 758,
Borzon (Veuve), marchande de marbres, 128, 233, 271, 585, 664.
Bosc (Sïlvestre), marchand joaiïllier, 404, Lo8 , 481, 483, 599, 669, 777, 858, 861, 914, 915, 1143, 1172, 1200,
banquier, 1207, 1208.
Boucauzr (François), charp. liégeois, 726, 850, 948, 949, 950, 1268, 1269, 1270. Û
Boucxarp (Françoise et Anne), 113, 248,958, 353, 385, 7438, 794, 962,
BoucaarraT, marchand de soie, 718,
Bououe (Pierre), ser., 1127, 1147.
Bouauer (Denis), couv. tué, 191.
IMPRIMERIE NATIONALE
Boucuer (Guillaume), plâtrier, 752, 873, 978, 1163.
—— (Guillaume), ser. taillandier, 18, 164, 182,345, 351, 434, 468; 656,
Boucereau (Jean-Marie), prop., 4o.
Boucugr (Jean), historien, 578.
Bouchevilliers (Fief de), 407, 482.
Boucuonw, ser., 87, 767.
Boucles de cuivre pour les matelots, 888.
Boucquer, préposé aux bâtiments, 486,
Boupain (Veuve), 737.
Bouper (Étienne), ser., 12,18, 26, 63, 72, 136, 166, 167, 195, 211, 219, 217, 298, 302, 306, 312, 326.
(Veuve Étienne), ser., 475, 586.
men., 99.
Bourevizze (Compagnie de ), du régiment de FEUQuIÈRES , 1289.
Bou, apothicaire, 939.
notaire, 271.
Bounow, ter. — Voy. Baunon.
Boupor, libraire, 779.
Bougies (Fourniture de) aux Académies, 237, 379, 780, 784, 1009, 1010, 10144, 1203, 1204, 1208.
Bougival, 550, 551.
(Aquedues ou rigoles de), 544, 554,555, 850, 1058, 1066.
(Eaux de source de), 285, 289, 291, 591, 666, 855, g12.
(Terre et seigneurie de), 271,
+ (Terres acquises par le Roi à),
BovruLanr, prop., 44.
BouizLeroT (Veuve), marchande de bois, 639, 1137, 1190.
Bouizzon (Cardinal DE), 4ok, 481,
(Duc ne), 122, 256, 394, 570, 732, 971: 1299-
Bouzan, charp., 148.
Bourancer (Robert), charp., 191, 1227.
Boulangerie (Ustensiles de), 907.
Bourar», chaufournier, 369.
Bouleaux, arbres, 1019, 1029, 1216.
BouLemer , ser., 756.
BoucenGer, inspecteur, 1080.
Boulie (Pavillon de la), 703.
(Village de la), 788.
BouLLAIN, prop., 38.
Bouzraix (Veuve), prop., 296.
Bovuzraxéer (Pierre), ter., 1240.
Bourze (André-Charles), ébéniste, 63, 119, 191, 253, 326, 350, 391, 466, 473, 567, 632, 780, 763, 829, 891, 968, 1117, 1296.
Bourroene (Les), p., 209, 335, 477,
(Bon) l’ainé, p., 436, 773,986,
(Louis) le jeune, p., 436, 973, 986, 1131.
Boulogne (Parc de), 4, 28,29, 892, 91, 109. 114, 119, 113,151, 165, 167, 201, 244, 293, 294, 301, 344, 381, 493, 503, 504, 506, 507, 721, 751, 790,791, 793; 798, 1019, 1020.
(Mares du bois de), 1189.
(Pépinières du pare de), 5038,
(Porte du bois de), 1163, 1165.
Boulons, 286, 546, 547, 548, 549, 843, 844, 1061.
Bouzr, tap., 84.
Bouquer (Pierre), tailleur de pierres,
(René), ter., 812.
préposé aux bâtiments, 485.
Bouquets de cuivre pour jets d’eau, 637.
Bouraine (Michel), maç.; 679; 1068,
Boursow, marchand de ciment, 524.
Bourbonnais (Marbre du), 998.
Boursonnois (Jean Convieux, dit), ser., 288, 547, 710, 842, 843, 902, 1061,
Bourcé (Moulin de), 678.
Bourater (Pierre), charron, 148, 907.
Bourpeaux ( Christophe), limousin blessé,
BourDELAY, ser. , 710.
Bouroezn (Claude), naturaliste, 103, 238, 540, 779, 783, 1009, 1012, 1204, 1209.
BourDiER, ter., 290.
Bournin, charp., 471.
Bourpon (Philippe), tailleur de pierres appareïlleur, 22, 57, 68, 88, 188, 912, 213, 924, 823.
(Étienne) , Charron, 842.
(Jean), sous-comite, 943, 944,
(Avenues du parc de), 1220,
RO
Bourpon (Remy), 957.
ter., 324.
Bournonnois, ser. — Voy. BourBonnois.
Bouroy ou Bourpicr (Pierre), sc., 78h.
Bouré (Écluses de), 688 , 1078.
Bourezcy ( Benoist), gondolier, 457.
Bourer (Samuel), marchand de soie, 791,707, 977; 1001, 1191.
BoureauLr, arpenteur, 35 , 88,143, 158, 282, 420, 497, 689, 691, 709, 937.
Bourezau, ter., 96.
Bounçérois (Guillaume), vitr., 311, 379.
(Pierre), marchand, 760, 786.
inspecteur à Chambord, 724.
men., 1108.
Bourges, 197, 780.
Bourgogne (Graines de), 805.
(Manufactures de), 106, 243,
Bourcotïs, carrier, 68.
Bourgueil, 493.
BouréuEr (Étienne), ter. *595,:1805, 811,819, 821, 1040, 10h41, 1238.
Boureurenon (Félix Grrarnin, dit), charp.
— Voy. GmarDin.
(Jean), employé au magasin de Marly, 1049, 1270.
(Jean), ser., 651, 822, 9o1, (M), prop., 45.
BourienKe (Nicolas), ter., 1239, 1249.
(Pierre),ter.,147,281,809,810, 813, 821, 1037, 10/41, 1238, 1239.
Bourior, charp., 1148.
Bourcier ou BOURRELIER, sc., 20, 137; 278, 476, 619, 6a4, 990, 1173.
Bournay, vitr., 927.
Bourré, 1284.
Boursauzr (Edme),ter., 47, 58, 641, 66, 67, 89,95,143,14h,461, 168,177, 199, 200, 207, 281, 312.
inspecteur, 686.
Boursault (Plant de), 789, 1019, 1028,
Boursaux du château de Versailles, 165.
Boursi, inspecteur des paveurs, 487, h97, 946, 949, 950, 1267, 1268, Bovrsier (Antoine), ter., 644.
| nt er PERS CN DRE SE CR DE SE NT
Boursier, charron. — Voy. Bouroter.
prop., 150.
Boursin (Pierre), 850.
Boursy (Charles), prop., 297.
inspecteur, 1138.
Bousrarp (Claude), prop., 41.
prop., 41.
Boussarp, ler., 161.
BoUTERVILLIERS (Élisabeth DE), prop,
Bourer ou Bourté (Robert), ser., 12, 69,70, 135, 164, 195, 231, 298, 300, 306, 313, 315,365, 500, 521, 548, 595, 598, 756, 802, 817,82, 866, 920, 922, 983, 1008, 1045, 1062, 1166, 1244, 1250.
(Paul), sc., 442, 516,624, 803, 990 , 1178.
Bouricourt (Claude), jard. du Palais- Royal, 114, 248, 386, 744, 063,
(Gratian), concierge du Palais-
Royal, 114, 248, 259, 386, 744,
(Nicolas), jard. du Palais-Royal,
Boutons à queue, 717.
d’or pour les gondoliers, 887.
Bourex (Guillaume), ter., 523, 5b1.
Bouvenor, ler., 176.
Bouviers, 88, L20o, 96.
‘ (Hôpital de), 471, 644.
Bouvizze (Georges), dit LÉvEILLÉ —
Voy. LéveiLié.
Bouzanr (Antoine), charp., 30.
(Héritiers de), 187.
Boy (François), prop., 786.
ser., 68, 174, 275, 340.
Boxer (Mathurin), 770.
copiste et trésorier de l’Académie
française, 237, 377, 537, 780, 1009, 1903, 1204.
ferblantier, 469, 634.
inspecteur, 450, 485, 707, 708, 726,735, 738,938, 947,949, 1289,
le jeune, inspecteur à la rivière d'Eure, 1079, 1080, 1289, 1290.
Brancards et cages pour mener des figures et tableaux, 982.
Branoue (Nicolas), 805, 1036.
Braxcmi, lapidaire, 356, 532, 766, 1004, 1195, 1196.
Bransow, p., 58b, 586, 663, 664.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Branrar (Pierre), faïiencier, 142, 211, 226, 343, 349, 637, 1120.
Bras DE FER. — Voy. Rouerraur.
Brasseur (Pierre) , ter. blessé, 957.
Brassin ( Christophe), prop., 39.
Brasus (Pierre),
Bray ou Bré (Spire), épinglier, 65, 177, 192, 300, 316, 460, 477, 656, 707, 758, 906, 934.
Bray ou goudron, 351, 466, 552, 553, 694,719, 847, 1003, 1063, 1065,
Brayer, cuir portant le battant d’une
manœuvre blessé,
cloche, 906.
Brazicziers, men., 58, 93.
BRéanD (Catherine), prop., 41. (Michel), prop., 41.
voit., 1070.
Bréau, arch. des bätiments du Roi, 107,
(Procès de), 736.
Bréau (le bois), près Fontainebleau,
Bréauré, inspecteur, 1080, 1290.
BreBa (Héritiers de Pierre), 479.
Brecy ou Brecis ( Veuve), 24, 27, 208, 206, 207, 208, 211, 245.
Breté, marchand de bois, 1256.
BRELOT, ter. , 770.
Bremanr (Jean), mat., 30, 187, 457. — Voy. Brémarr (Jean).
jard., 107, 114, 249, 259, 386,
matelot,
Brémarr (Jean), 943, 944, 1160.— Voy. Bremanr.
Brémonr, comite, 943, 945.
Bressan (Michel), charp., 1243,
Brera (Pierre), ser., 1198.
Brérevicze (Claude), 1073.
Breron (Nicolas), ser., 926, 1154.°
Rae) LE Ile
Breviaires (Seigneurie de), 1092, 1143.
—— (Aqueducs et rigolles des), 864, 936, 1280. — Voy. Des BRevIAIRES (Dame).
Brevière (Jean), charp., 1073.
BricarD (Albert), mac., 31, 34, 143, 144, 166, 177, 281, 413, 670, 872, 920 , 923.
(Jean), charp., 118, 164, 214, 240, 253, 352, 764, 1171.
Bricoles (Fourniture de), 762.
Briconville (Chaussée de), 679.
Brides à canon, 33.
de fer pour les conduites, 35, 288, 433, 434, 479, 706,710, 843, 933, 1128, 1149.
Brie, 290, 694.
Brière, invalide, 741.
Briczaux (Michel), ter., 1240.
Brion, marchand linger, 717, 888.
Brion (Palais), 317, 336, 359, 4 ka, 499, 500, 557, 627, 754, 7 979 ; 982, 983, 1162, 1168.
Brior (Claude), miroitier, 62, 78, 111, 119, 139, 184, 253, 309, 311, 351.
Briques (Fourniture de), 287, 599, 690, 823, 873, 1065. — Voy. Maintenon (Briques de).
de terre de creuset, 761.
Briquer (Noel), sc., 22, 59, 70, 77, 88, 93» 137, 160, 172, 185, 197,295, 303, 310, 412,439, 44o, 618, 619, 654, 890, 904, 918, 1445, 1173.
Brissarr, gr., 300.
Brisser (Claude), prop., 296.
(Jean), ter., 702.
Brisson (Veuve), prop., 42.
BRISSONNET, prop., 295.
ter., 203.
Brissouzier, cloutier, 229.
Brizarr, prop., 46.
Bro, brodeur, 914.
Broc, ouvrier aux rigoles, 938.
Brocarp (Jean), dit Ricarn, invalide, h87. — Noy. Ricar».
Brocarts (Fourniture de), 328, ‘467, 558, 579, 660, 717, 750, 762,887, 914, 1086, 1097, 1142, 1191.
Brocatelle d’Espagne, marbre, 999.
Brocxarp, marchand de bois, 680.
dit La FonranE, ouvrier blessé,
h96.— Voy. La Fonraine.
Brocxart (Nicolas), papetier de Nantes, Brocuert (Jean), ter., 671, 757.
(Pierre), piqueur de grès, 609.
le jeune, piqueur de grès, 1130.
Broparr, intendant général des galères,
Broderie (Garrés en), 113.
(Modèles-de), 762, 773, 985.
——— (Ouvrages de), 304, 4741, 750, 751, 1190. — Voy. Noisy, Saint-Cyr.
(Broderies de), Galerie).
Broderie de tapisseries, 216, 217, 354, 355, 539.
Broquer (Jacques), jard., 502, 781,
Brossant (Jacomo), 561.
Bnrossarr (Jean), 343, 346.
Brosse (Antoine), potier, 27, 215, 333, 344,508, 1091, 1026, 1293.
Brosseron, 683, 694.
(Chaussée de), 1076, 1287.
(Pont de), 679, 683.
Bror, couv., 365.
Brouettes, 337, 338, 446, 469, 470, 051, 554, 563, 820, 894, 1039, 1064, 1107.
Brouxzeror (Veuve), marchande de bois,
Brouizrer (Pierre), inspecteur à Vincennes, 599, 858, 864, 870, 1085, 1278, 1279.
Broussarn (David), ter., 422, 644.
Bruan» (Libéral), maitre des œuvres de charpenterie des Maisons royales, 118,
Versailles (Grande
(Sébastien), arch., 107, 9239, 378, 539,784, 1013, 1908.
Brucay (Antoine), invalide, 741.
Brué (Ferme de), 1067.
Brun (André), banquier à la Haye, 759.
BrunEAU, mac., 358, 364.
BruNEL, ter., 170.
BRUNELET, mac., 826, 1050, 1955.
Broner (Jean), mac., 376, 530, 1977.
Bruxon (Simon), mat., 1160.
Bruseau (Jean), jard., 1031.
voit. par eau, 708.
Brurin, inspecteur, 713, 724, 948, 950.
le père, garde de l'étang du Mes-
nil, 1268, 1269.
le fils, garde de l'étang du Mesnil, 1269, 1270.
Bruyères (Chaperons de) sur les murs,
Cagarer, Suisse, 888, 958.
Cabinet des Curiosités du Roi. — Voy.
Versailles, cabinet des bijoux.
des Médailles. — Voy. Versailles,
cabinet des Médailles.
Buc, ho, 43,156, 157, 417, 418, 422, 707, 788, 854, 926, 938 ; 946, 960, 1149, 1153, 1154, 1267, 1978.
(Aquedue de), 486, 670, 671,
(Camp de), 417.
——— (Canal de), 281.
Chaussée du pont de), 1153,
(Guré de), 41.
— (Étang de), 413, 444.
(Logement du garde de l’aquedue de), 1154.
——— (Machine dans le fond de}, 330.
—— (Pavillon du garde de), 956,
(Pont du fond-de), 491, 429,
(Porte de), 896.
(Réservoir de), 34, 142, 143,
(Ruisseau de), 930.
—— (Terrasses de la chaussée de),
(Vue de laqueduc de), dessin,
Bude (Prise de), méd., 1199 ; 1201.
BürFET, mac., 7054
Bucxor, marchand de bois, 763.
Buire (Vases en forme de), 584, 663,
Buires d’argent, 402.
Burrerre (Claude), men., 94, 160.
(Héritiers), 313.
(Jacques) ,8e.,11,137,139,170, 277; 310,653, 1173.
Buis ou buis nain (Achat de), 926,
tondus, 123, 262, 396,572 ,747.
Buisson (Fonds du), 1067.
Buisson-Pommeray. — Voy. Pommeray
(Le buisson).
Cabinet des médailles à la Bibliothèque impériale, 483.
d'orgues, 111, 461, 462, 1094,
des planches, 785.
ROI
Buisrer (Philippe), se., 118, 252, 390, 994, 1294, 1296.
Burarp , potier, 761.
But, arpenteur, 227, 363.
Buzzer (Pierre), arch., 584,1013, 1208.
(Pierre), carrier, 838.
Bunez (Jean), ter., 24,29, 54, 61, 86, 157, 175; 199, 207, 325.
Bureau, marchand de bois, 1256.
Bureau du Roi. — Voy. Versailles (Cabinet du Roi).
Burez, jard., 294.
Burettes de cristal, 1091, 1142.
Bureauzr. —: Voy. Bounçeaurr.
Buayx, 66.
Bustes et figures de marbre, 100, 130, 131, 182, 934, 439, Lh4, 4h2, 468, 557, 558, 660, 718. 882, 1140.
de bronze, 988, 1182.
du Dauphin, 178.
de Junow, 439, 627.
de Jupiter, 478 , 621.
de porphyre, 459 , 577, 621, 626,
1182. — Voy. CaRAGALLA, MITHRIDATE.
de la Reine, 437, 620.
du Roi. —— Voy. Louis XIV.
—— (Moulage de), 620.
- (Draperies de).— Voy. Draperies.
Buré ou Burer (Jacques), garde des plants, 370, 489, 726, 1218.
Butor ou Buror (Louis), dit La Coste, invalide, 741, 1288.
Buros (Pierre), manœuvre blessé, 494.
Buorrerwieco, fabricant d'instruments de mathématiques, 349, 464, 691, 709, 761, 780, 1137.
Buzancourt, 707.
Buzanval (Rigoles près), 92, 177.
Buziere (Barthélemy), dit Bezumeur , invalide, 742.
Buzini (Isaac), charp., 956.
Byzantinæ (Historiæ ) scriptores post Theophanem usque ad Nicephorum Phocam. — Voy. Histoire Byzantine.
Gabinet du Roi (Tableaux du).—- Voy. Tableaux (Achat de), Versailles, cabinet du Roi.
Cabinets, 65, 111, 217, 326, 46o.
de bois violet, 874, 917.
Cabinets d'ébène, 269, 373.
de marqueterie pour médailles, 329, 458.— Voy. Marqueterie (Ouvrages de).
Cables ou chables, 363, 409, 459, 640, 718, 892, 999, 1286.
Cacnarr, jésuite. — Voy. TacHarr.
Cachets d’or pour le Roi, 875 , 916.
Cadaron (Bois de), 776.
Cadenas, 473.
CADENE (Jean), mat., 1160.
Capgner, écrivain, 469.
Caper (Jean), ter., 524.
Capou, marchand de fer, 681.
Cadrans d'argent, 663.
— en cuivre rouge, 656.
Capranr ou Capan, sc., 278, 476.
Cadres sculptés. — Voy. Bordures de tableaux sculptées.
Capror (Michel), prop., 39, 41.
Caprovwze, inspecteur, 486, 497.
Caen, 1214.
(Pavé de), 198.
Carriert où Carriers (Philippe), se., 10, 14, 20, 60, 71,118, 186, 138,170, 172, 175, 178,181, 209, 282, 259, 277 278; 313, 315, 816, 390.001, 367, 390, 412,439, 567, 618, 654, 729, 890, gol, 920, 967, 1096, 1115, 1174, 1296.
fils, sc., 890, 1115.
Cages de fer pour les puits, 433.
pour couvrir la statue du Roi,
pour enfermer les ormes, 76,
Cagnès (Les sieurs), prop., 38.
Cauur (Claude), manœuvre blessé,
Carzcer ou CaïzLer, notaire, 668, 1973.
Caïlles de Baïbarie, 1096.
CAILLET (François), charp., 26, 56, 59,
Caïzuor, ter., 24; 161, 171.
Cazcou (Pierre), ter., 323, 507, 1026,
Caillou de vigne, 543, 545, 551, 559.
pincé, 345.
Cailloutages et pierrailles pour les che-
mins, 683, 1069, 1287.
Cailloux (Transport et fourniture de), 63, 345, 556, 836, 837, 1250.
Caisse à bouteïlles en argent, 591.
Caisses d’arbustes ou de plantes, 64, 68,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Caisses d'assemblage, 1228, 1220.
de figures et de bustes, 303, 558, 559, 560, 564, 760, 762.
——— de merrain pour arbustes, 300, 363, 1020, 1093, 1927, 1298.
d’orangers, 17, 18, 77: 142,170, 174, 228, 262, 346, 396, 436, 475, 505, 560, 561, 572, 747, 792, 195, 855, 973, 1020, 1026, 12922,
Caissons et caisses flottantes, 711.
Caragre, caution du sieur OnrRy, 872,
Caleçons pour les gondoliers. — Voy.
Chemises.
Calfatage ou Calfeutrage, 289, 554, 556, 684, 847, 1071, 1274.
Calibres, 754, 982.
Cauzuze, inspecteur des bâtiments, 728, 737, 948.
Cazmar», artificier, 327; 639.
CaLor, ter., 177.
Camaïeux représentant les douze Empereurs, 1094, 1143.
Camayxe (Jean), couv., 285, 240, 311, 376, 379, 531, 557, 719, 934, 945,
Cambrai (Collège royal de), 108, 221, 5o1, 542, 786, 1016, 1083, 1140.
(Prise de), méd., 1192, 1193.
Camgray (Antoine), invalide, 1288.
CameroN, voit., 561, 1210.
Camions, 339, 895.
Camor, p., 300.
Campan, 718.
—— (Marbre de), 559.
Campan, Romain, 1085.
Campanelles, fleurs, 1213, 1914, 1916.
Camuzer, commis aux manufactures, 106, 2k2.
Canal du Languedoc. — Voy. Languedoc.
Canardière (Pont de la), 6o1.
Canpeor (Antoine), tailleur de pierre,
Caxpox (Jean), charp., 30, 715, 943,
Canes d'Égypte , 1096.
Canon (Pièces de) de métal, 558.
CanoT, prop., 42.
Canoy, ser., 348.
Canv, corroyeur, 316.
employé, 688.
Canu, scieur de pierres, 1101.
Cany, p., 772, 773.
Caper (Guillaume), voit., 1105.
Capron (Marin), jard., 505.
Capucines (Couvent des) de la rue
Saint-Honoré, 786, 866, 977, 984, 1014, 1016, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1178, 1189, 1268, 1274, 1275, 1276, 1278.
(Commun des), 1272.
—— (Église des), 1002, 4015, 1161,
Caquerarr (Jean), men., 40, 17, 93, 135, 164,194, 275, 280, 299, 301, 332, 431, 476, 521, 611, 649, 704, 816, 935.
(Veuve), ter., 671, 673.
Caquer, charp., 1060.
Caracazza (Buste de), 557.
Caractères grecs et arabes de l’Imprime-
rie royale, 1007.
(Poinçons de), 1190.
CarBoN, voit., 1069.
Caron DE Marmin, soldat, 1125.
CarBonner (Veuve), jard. des Tuileries, 113, 248, 258, 385, 743, 962,
Carcassonne, 560, 939.
(Manufacture de draps de), 4o1.
Carcavi (Le s° DE), 399.
mathématicien, 102,237, 877.
Carcavo (Carlo-Pompio), 868, 915.
CarparzLac, ter. ; 181, 200, 448.
CarpeLerTE (Louis), marchand, 1025.
CARDINEAU, ouvrier, 282.
Carez (Étienne), men., 10, 67, 77, 87; 135, 164, 166, 178, 180, 193, 194, 228, 275, 299, 306, 319, 882,350, 358, 383, Log, 430, 431,478, L99, 5o2, 514, 567, 609, 610, 648, 730, 754, 816,833, 882, 883, 900, 920, 968, 1108.
(Héritiers de), 1296.
Caresue , artificier, 327, 639.
Carillon, 774, 779.
CarLreR ou CARRELIER, SC.; 140, 278, 367, hho, 529, 625, 626, 992, 995,
CaRLSTEN, gr. Suédois, 1193.
Carzu (Pierre), ter., 1155.
(Veuve), prop., 38.
Carnavauer (Planches gravéessur l’hôtel),
CaroGE, ter., 645.
Caron (Claude), arpenteur, 62, 105, 143, 146; 282, 986, 714, 850,
(Louis), gr., 638, 692, 693,
ter., 677.
CarpenTIER (Louis), marchand, 467, 579; 660, 750, 1191, 1203.
Carpes (Nourritures des). — Voy. Fon-
tainebleau.
CARQUEVILLE DE L'ISLE, 1085.
Carraoe (Les), p., 220, 300, 580,
—— (Annibal), p., 679, 589, 661,
(Louis), p., 870, 917.
Carrare (Marbres de), 5, 8, 109, 271,
Carreaux de faïence, 142, 911, 9296, 3h92, 343, 34h, 346, 637, 1190,
de terre cuite, 603, 607, 1101.
Carrez (François), invalide, 488.
Carrés de médailles et de jetons, 466, 536, 541, 563, 758, 761, 775,776, 184,785, 983, 1007, 1014, 1015, 1167, 1190, 41191, 1192, 1193,
Carrer (Jean), prop., 296.
Carrière (Terre de), 7.
Carrières, 228, 735, 736, 737, 74o, 72, 1091.
(Visite des), 106.
Carrières ou Carrières-sous-le-Bois, 225, 260, 360, 364, 387, 1034, 1035,
(Îles de}, 1085.
Carrousel à Versailles, 898, 899, 900, 4190:
Carrousels en dessin et en gravure, 118, 252, 390, 567, 729, 968, 1296.
Carte depuis Vieille-Église jusqu’à Villeneuve, 707,
——— pour faire venir les eaux de Moret à Fontainebleau, 489,
Cartes (Achat de), 778, 917, 976.
de la hauteur des eaux, 489.
des environs de Paris, 341, 725,
des provinces, 104.— Voy. Eure,
Fontainebleau, Joyenval, Saint-Germain, Versailles.
Cartier (Louis), paveur, 700, 704, 937.
Carron (François), entrepreneur, 139 Lak, 478, 672, 979, 1168.
(Aqueduc de), 959.
Casal, hg2, 868, 915, 1097, 114.
méd., 1014, 1191.
CasseGraIN (Guillaume), se. et mouleur, 204,241, 317, 336, 4h41, 557, 620, 627, 905, 994, 995, 1174.
Casseuin, ter., 674.
Cassidoine (Tables de), 131.
Cassinr (Jean-Dominique), mathématicien, 101, 24h, 378, 379, 497, 540, 780,788, 1012, 1204, 12009.
Gasran ou Casmin (Jean), ser., 88, 159,
(Jean), ter., 683.
Casrez (Jacques), prop., 36.
Case, marchand de marbres, 1143.
Casror et Pozuux, groupe, 620, 1174. -
Catalogue des plantes du jardin de Leyde,
Carez (Martin), plombier, 738.
ser. — Voy. Du Carez.
Carnot (Dame), lingère, 1002.
Cariccon (Jean), mac., 67, 415.
Caucy, dessinateur, 382, 492, 720, 954, 12970.
mac., 67, 162. $
Caupon (Jean), charp., 187, 1159.
Caumont (Martin), 291, 543.
Causerre, faïencier, 343.
Cauvin (Louis), mat., 944, 1160.
Caux (Pays de), 68.
Cavanronr, enseigne dans la compagnie de GoNGuELRERG, 740.
Caver (Claude), prop., 37.
Cayenne (es de), 268, 373.
Caïeux de hyacinthes, 1011, 1210.
Cazal. — Noy. Casal.
Cazes, tailleur d’habits, 939, 1138.
Cédons, fleurs, 1216.
Cèdres, arbres, 806.
Ceintures pour les moulins, 939.
Célestins (Bois des), 938.
Centaures, st., 439
Cérès, st., 439, 699, 1182.
Cerf et chien (Combat de), groupe,
Cerisaye (Achat d’une), 912.
Cerisiers (Achat de), 1217.
CÉRON, médecin des Bâtiments, 952,
Cerses ou Cherches, 982.
Gerra (Veuve). — Voy. DE Vozpe.
ROI
César (Jules), agathe onix gravée en creux , 776.
Cette, 129.
(Port du cap de), 128, 129,
Cerrevice (Jean), ter., 711.
Caagerr, charp., 641, 710, 740, 886.
marchand de méd., 537, 778.
CraBze (Robert), jard., 241, 514, 829, 1053, 1054, 1259.
Chablots. — Voy. Câbles.
Crapourczer (M. A.), 483.
Cuarzzor (François), p., 437, 614, 819, 889, 1047, 1114.
Chaillot, 120, 244, 255, 269, 345, 381, 393, 493, 569, 734, 970, 1298.
Caarzrou (Phübert), portier du Jardin Royal, 107, 114, 249, 259, 386, 781, 963, 1010, 1198.
préposé aux bâtiments, 326.
Chailly, près Fontainebleau, 374.
(Chemin de) à Fontainebleau, 510, 736, 828, 829,830, 831, 1052, 1053, 1054, 1958.
Chaines de fer, 288, 289, 546, 547, 548, 902, 1229.
des balanciers de Ja machine de
Seine, 844, 845, 1062, 1063, 1065.
des chevalets de la machine de
Seine, 1252.
à faire des chapelets, 851, 10641.
Chaires à prêcher, 212, 1119.
Chaises roulantes, 606.
Caisne, matelot, 944.
Chalands, bateaux, 555, 694, 1091.
Cæar10T, p. — Voy. Caalzcor.
CHampois (Valeran), couv., 235, 240, 311, 370, 379, 531, 557, 719.
(Veuve), couv., 945, 1161.
Cuammoz, jard., 563.
CuamBon (François), 555, 850.
Chambord (Château de), 4, 81, 82, 84, 93, 94, 106, 127, 189, 239-941, 245, 268, 375-376, 382, 403, 490, 528-530, 600, 601, 602, 708, 721, 724, 725, 726, 735,736, 737,738, 739, 780, 831-835, 960, 962, 1055- 1057, 1091, 1203-1265, 1271, 1274.
(Allées de la Canardière à), 376,
(Appartement de Monsieur à),
(Auditoire et maison du curé de),
Chambord (Canardière de), 530.
(Cantines de), 833, 1057.
——— (Chapelle de), 7, 82, 601, 620, 136, 737, 738, 739, 1264.
(Gorps de garde français de),
(Corps de garde suisse de), 530.
(Écurie de M"° pe. Monresran à),
(Écurie de Monseigneur à), 832.
(Écuries de), 5, 84, 82, 84, 96,
(Eglise de), 376, 529, 530, 835.
——— (Faisanderies de), 529, 832, 833, 1055, 1263, 1964, 1965.
——— (Glacière de), 835, 1264.
(Horloge de), 376, 834, 1057,
(Hôtel de Montmoreney à), 832,
(Jardin de), 382, lg1, 528.
(Lanterne de la tour de l'apparte-
ment de Monsieur à), 832.
(Logement des ouvriers à), 832.
(Offices de), bag, 530, Go1,
(Pavillons à côté des portes du
parc de), 834.
(Planches gravées de la grande aïle
et de l’avant-cour de), 1194.
(Plans de), 530, 738.
——— (Poids du Roi à), 1057.
(Réparations aux murs du parc
de), 530, 601, 832, 835, 1055,
(Tour de la chapelle de), 833, 1056, 1265.
Chambranles de marbre, 631, 891, 997, 998, 1185, 1186.
de pierre, 1233, 1234.
Chambre du Conseïl des bätiments, 958, 1137,
Chambré, 597.
CaampaGne (Nicolas), compagnon plombier, 517, 518, 519, 806, 807.
(Pierre), ter., 4h47, 525, 841,
soldat, 603.
vitr., 565, 769.
Champagne, 290, 327, 1150, 11541.
(Grand Prieur de), 152.
Champgarnier (Bois de), 66, 165, 199,
TABLE ALPHABÉTIQUE
| Caampion (Veuve), 67, 188.
Chancelier (M. le), 4o1.
Chandeliers en argent, 270, 272, 294, 374, ho1, 4o2, 403, 405, Lo8, 480, 481, 482, 856, 861,913, 914, 1087, 11/1.
en argent représentant les Forces
d’Hercule, 82, 863, 913.
en cristal, 539, 719, 1087,
Chandelle, 1078, 1284.
(Écluse basse de), 1281.
Chandelles (Fourniture de), 204, 287, 553, 806, 820,847, 1063, 1253.
Cuanzay (M. »E), intendant et ordonnateur des bâtiments, 566, 728, 966,
Canoe (Jean), ter., 1059, 1250.
Cuanreau (Héritiers de Josse), prop.,
(Les), charp., 981, 1017, 1088, 1163, 1170.
Chantelles pour cintrer les roues, 851.
CHaNTELOUP, men., 183.
Chantiers de charpente, 328, 882.
Cnapgau (Jacques), ter., 1058.
Chapeaux de la machine de Seine, 556,
CHaPeLaIn, voit., 450, 606.
Chapelets de pompes, 693. — Voy. Moulins, roues à chapelet.
Crapezze, mac. blessé, 738.
(Veuve), men. — Voy. La Cna-
PELLE
Cuaporor, faiseur d'instruments de mathématiques, 780, 1204,
CHAPPEL, MaG., 229.
Caprgr (Francois), voit., 1283.
Char de triomphe (Vase de cristal en forme de), 1090, 1142.
CHARANTON, 1120.
Chärbon (Fournitures de), 353, 364, 396, 397, 520, 546, 595, 612, 639, 685, 692,747, 794, 806, 820, 822, 850, 873, 972, 973; 1035, 1036, 1047, 1061, 1065, 1072,12381, 12389, 1246, 1259, 1258, 1283, 1302, 1303. — Voy. Mine de charbon.
d'Angleterre, 48, 146, 284,
CHarpon, marchand de bois, 680.
Chardons de fer, 195.
CHARENTON, marchand de médailles, 870,
SET
Charenton, 107, 246.
Chariots, 279, 458, A67, 763.
à tondre les palissades, 796,
pour entrer et sortir les orangers,
Charité (Hôpital de la). — Voy. Fontainebleau.
Charité romaine, tableau, 349.
CHARLEMELLE, charp. constr. de bateaux,
Caarces (Joseph), manœuvre blessé,
(Pierre), dit Sainr-Jean, invalide,
Charles VIIT (Histoire du roi), 578,
Charleville, 851, 1065, 1226.
CHaruier (Marcelin), marchand, 46#, k97, 750, 856,866, 913, 977, 1001, 1086, 1091, 1095,1097,1142,1143, 1190, 1191.
CuarLot (Adam), plombier, 59 , 71, 86, 213, 231, 3920.
(Jean), dit L’Enranr, couv. en chaume, 3792, 519, 1051, 1257.
Charmes, arbres, 830, 1093.
(Plant de), 1260.
CHARMETON, sc., 619, 620, 627, 996, 1174,
Charmilles (Plantation de), 29, 293, bol, 508, 511, 789, 790, 797, 831, 1018, 1099, 1031, 19213, 1216, 1219, 1225.
CHaron (Claude), prop., 45,920.
(Jean), ter., 770.
marchand, 1001, 1191.
CHarpenriër (François), érudit, 103, 237, 39, 782, 1012, 1209.
(Germain), vidangeur, 97, 226.
(Paul), charp., 61, 118, 189,
(Pierre), ter., 225, 360, 1039.
——— laboureur, 1048.
——— marchand de bois, 681, 859.
——— sc., 833.
dit La PLume, sergent, 823 , 825.
Cæarsaucr (Veuve), marchande de bois,
Crarmter (Samson), charp., 1243.
Caron (Jean-Baptiste), jard., 509.
Chartres, 689.
Caaruez (Dimanche), couv., 9, 75,98, 108, 119, 135, 149, 166,181, 229,
CuarueL (Veuve), 499, 502, 546, 719, 753, 842, 922.
CHarzac, mac., 1286.
CHasELLE, mathématicien, 378, 537.
Chasselas, 760.
Chasses (Les Belles), tapisseries, 985.
Cassin (Antoine), voit., 1210.
Cassis (Pierre), dit Duonesne, invalide, 742, 960, 961.
Châssis de couche, 134, 135, 350,
de croisée, 195, 306.
d'hiver pour les appartements de
Versailles, 1108, 1109.
pour transporter des statues, 328,
ou vanne de cuivre, 555. — Voy.
Vannes.
CHASTAIGNE où CHASTEIGNE , ter., 448, 772.
Caasreau (Josse), 869.
(Veuve et héritiers de Josse), 862, 863, 864, 868, 870, 871.
GHASTEAUVERT, charp., 1106.
CHasTELAIN (André), garçon papetier,
CHASTELIER, prop., 296.
Cnasrezer (Marquis ne), 845.
Chastellet-sur-Sambre, 563.
CæasrizLon (Jacques-Philippe), dit Bots- SEAU, jard., 106, 115, 193, 247, 262, 263,266, 372, 396, 400,572, 573, 076, 720, 746, 747,750, 952, 965, 973, 976, 1144, 1261, 1300, 1302, 1305.
CHasriLLoNé, matelot, 30, 188, 399,
Châtaigniers, 27, 151, 153, 155, 296, 2097, 344, 4h5, 5o7, 1926, 1927, 1241, 1246.
Chateaufort (Rigoles de), 1154.
Caâreauneur (Logement de M. ne) à Versailles. — Voy. Versailles.
Châteauneuf (Manufactures de toiles et de drap à), 246.
Chäleau-Thierry (Château et domaine de) engagés au duc DE BouiLLon, 122, 256, 394, 570, 732, 971, 1299.
Chatenay, 53.
CHATIGNÉ, ter., 703.
CæiriLzon (Louis), dessinateur et gr., 210,309, 541, 655, 7982, 785, 906,
Cxarizcox (Pierre), matelot, 457, 943, 944, 1099, 1160.
épinglier, 907.
Châtillon (Chemin de Versailles à), 452,
Chätillon-sur-Seine (Manufacture de den-
telles à), 1912.
Chatou, 544, 556, 1031, 1057, 1058, 1059, 1250.
(le de), 64, 545, 837, 1085, 1227. — Voy. Digue.
Chaudre (Éduse de), 688.
Chaudrons (Cuivre en), 719.
de fonte, 1263.
(Vieux) pour la fonte, 564.
Craupy, charp., 88, 92.
Caux (Hôtel de). — Voy. Versailles.
Chaume (Couvertures en), 17, 1107.
(Fourniture de), 141, 205, 208, 280, 343, 1191, 1257.
Chaumette (Jardin de la), 8609.
CHAUMONT, ser., 359.
Craumorert (Guillaume), 667.
Caussée (Hugues), scieur de long, 1164.
(Pierre), jard., 241.
Chaussée (Chemin de Versailles à Ia), 549, 551.
(le de la), 544, 546, 549, 837,
(Machine de la), 930, 1057,
CHAUvEUIN, intendant de Picardie, 1213.
Cuauver, marchand de bois, 112.
Chaux (Fourniture de), 369, 414, 415, 438, 524, 525, 643, 676, 677, 693, 705,706,770, 823, 836, 838, 839, 850, 857, 861, 863, 864, 873, 878, 927; 1065, 1067, 1074, 11014, 1156, 1206, 1235,1283. — Voy. Muid.
CHAvannE (Charles), jard., 1999.
Chaville, 152, 153, 4o1.
(Avenue de), 644, 1125.
(Chemin de), 337, 422, 905,
(Curé de), 43.
Cugnevisse (Germain), jard., 795, 798,
CHem (Claude), jard., 12927.
Chemises et caleçons pour les matelots du canal de Versailles, 717, 888.
Caemir (Laurent), sergent au régiment de Sais, 674, 735, 1040.
ROT
Chéne (Bois de), 680, 693, 711, 982, 1066, 1073.
(Planches de), 639, 640.
(Plant de), 308, 451, 503, 504, 511, 519, 790, 793, 794, 795,706, 829, 830, 831, 1091, 1052, 1053, 1054, 1913, 1915, 1991, 1296, 1259, 1260.
Cuexer ou Cmenaye (Melchior), associé de Trénou, 862, 870, 872.
Chenets d'argent, 406.
Chennevière (Port de), 852.
Cherbourg , 559.
(Verrerie de), 1002.
Cneré, marchand de bois, 681.
Cuérer, vitr., 1153.
Cuererz (Henri), carrier blessé, 1975.
Cuerris ou Cuerry (Nicolas), ter. et voit., 545, 552, 840, 1058, 1059, 1065, 1249, 1250.
Curry (Nicolas), vidangeur, 76, 77, 298, 518, 519, 554, 805, 1048.
Cmeron (GCharles-François), grav. en méd., 541, 785, 1015, 1192.
(François), dit La Freur, invalide, h89, 741.
voit. 661,761.
Chesnay (Le), 2, 152, 156, 159, 205, 331, 340, 590, 711, 920, 958, 1017, 1217, 1200.
(Aqueduc du) pour amener les eaux à boire à Versailles, 31, 32, 33, 49,261, 64, 477, 204 2841 7983), 287, 115.
—— (Aqueducs ou conduites du), 292, 303, 307, 319, 327, 338, 345, 432, 453, 457, 47h, 62, 919,998, 932, 1145.
(Bâtiment entre les deux pavillons
du), 169.
(Glaises du), 31.
(Parc du), 1138.
(Regards du), 315, 922, 1148.
(Réservoirs du), 33, 35, 86, 92, 206, 217, 219, 341, 348, 434, LG, Ll7, 458, 590, 638,706, 855,878, 879; 929; 938, 1100, 1102, 1145.
——— (Seigneurie du), 270.
(Terres acquises au), 295, 297,
Cxesne (Joseph), charp., 1159.
Cuesneau (Jeanne), prop., 8609.
(Louis), prop., 864, 916.
—— (Noel), prop., 864.
Cnesneau (Dame), prop., 38.
CuerTevizce, jard. — Voy. CHEDEVILLE.
Cheval de bronze du Pont-Neuf, 1166.
CHEVALIER (Jean), jard., 1214.
(Jean), men., 795.
(Louis), men., 431, 675, 708,
(Paul), ter., 979.
(Thomas), sieur DARNAULT, prop.,
La, 553, 848, 1063.
(Héritiers), prop., 44.
CnevaLcé (Gérard), employé à la machine, 688.
Chevaux (Location et vente de), 329, 586, 587, 588, 589, 098, 677, 679, 710,737: 822, 862, 938,939, 1068, 1137, 1198.
de course, 361.
CæevizcarD (Jean), fontainier, 114, 249, 259, 386, 564, 74h, 760, 963, 1002, 1190, 1293.
concierge de la Surintendance à Saint-Germain, 115, 249, 260, 387.
Chevilles à radiers, 842.
d'assemblage, 844.
barbues, 548, 549, 681, 843.
de bateau, 206, 284, 307, 345.
de bois, 849, 850.
de fer, 290, 369,546, 547, 548,
5hg, 649, 651, 692, 714, 839, 841,
pour les moulins. — Voy. Graisses.
Ill]
pour les râteliers des gardes du corps, 885, 893.
Chevilliors (Chaussée de), 684.
Chèvrefeuilles (Achat de), 27, 206, 1025, 10380.
Chévreloup (Pépinière de), 1029, 19215, 1921, 1999.
(Réservoir et tuyaux de), 413, L15, 426, La7, 428, 448, 590, 697, 706, 1146.
Chèvres de la Thébaïde, 1096.
Chevrette (Château de la), 957.
Caevreuse (Duc pe), 581, 661.
Chevreuse (Chemin de) à Paris, 576, 577, 578, 650.
Cugvrier, charp., 608.
inspecteur, 485, 497.
Chevrons de bois, 849, 1137.
de fer, 546, 547, 548, 921.
Cuexez (Nicolas), meunier, 455, 657, 709, 711, 714, 939, 949, 1180.
Chicomores ou Sycomores, arbres, 445,
COMPTES DES BÂTIMENTS, — Il.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Cmrrier (Le Père), jésuite, 236, 777.
Chimay, 849.
Chimie (Cours de), 108, 220, 782, 1198. — Voy. Duazos, médecins.
Chine (Encre de la), 711, 1134.
(Tablettes vernies à la), 239.
(Voyages des Jésuites en), 579, 583, 660, 662, 855, 913.
Carquer, chaufournier, 677.
Cnocarp ou Cocarn (Louis), ser. — Voy.
CHOQUART.
Cuoisezze (Jacques), carrier tué, 742.
(Marie, veuve), 742.
Cnorseuz (Duc ne), 6, 109.
(Hôtel de), à Versailles. — Voy.
Versailles.
Cnotsy (Barthélemy), mat., 944, 1160.
Choisy, 957.
——— (Chemin ou allée de), 701, 957.
—— (Démolition du moulin de), 1086.
——— (Descente de), 910, 1136.
——— (Plaine de), 707.
——— (Porte de), 934.
(Terres acquises à), 297, 4o1, ho7, 482, 535, 852, 858, 108/.
Choisy-aux-Bœufs (Château de), 294.
(Église Saint-Pierre à), 37, 295.
(Fabrique de l’église de), 535, 788, 858, 914, 1084, 1140.
——— (Prieur de), 131, 4o1, 480, 583, 6692, 859, 911, 1084, 11/0. —
Voy. Per.
(Village de), 6, 109, 451, 597, 669, 793, 931, 1024.
Caoquarr ou CocarD (Louis), ser., 283, 332, 434, 595, 611, 612, 651, 671, 708, 706, 710, 883, 901, 924, 982, 937; 1109, 1149.
Cuovaizé, employé à la machine, 1078,
Cuoui (Jacques), ter. blessé, 497.
CarestIEn (Charles), voit., 215, 507, 794, 799, 1026, 103830, 1214,
Caucne, prop., 893.
Caurix, dessinateur employé aux plans, 485, 711, 726, 795, 947, 949, 950, 1134, 1267, 1268, 1269.
Cauprix, notaire à Paris, 797.
Chute d’Ananias (La), tapisserie, 356.
Cicau, limosin, 1101.
Cigognes fournies pour la Ménagerie,
Ciment (Ouvrages et fournitures de), 24, 26, 6o, 76, 158, 159, 175, 9211, 200, 368, 428, 524, 560, 602, 677, 705, 770, 823, 877, 878, 927, 928, 932, 10795, 1101, 1109, 1191, 1122, 1199, 1206, 1235.
CincinnaTus, stat., 1116.
Cintres pour aqueducs, 413.
CIPARISSE , 1170.
Circoncision, tab., 562.
Cire (Modèles en), 174, 617, 618, 619, 620,623, 7956,7984,785, 786.
d’Espagne, 1007.
Cires de statues, 441, 557, 620, 629,
de guéridons d'argent, 992.
de médailles, 541, 620, 1014,
(Réparage de), 956, 987, 988, 989; 990, 991, 992; 998; 1178, 1170: 14177 4478;+ 1470: 1400!
Citernes, 115, 123, 420, 467.
Citronniers doux et limes douces (Fourniture de), 508, 743, 796.
Civières (Fourniture de), 555.
Civita-Vecchia, 130, 173, 234, 1084.
Cizailles (Fourniture de), 637.
Clagny, 27, 381, L12, 433, 159, 1128.
avenue et chaussée, 28, 64,151,
chambre des bains, 189.
chapelle, 67, 68, 189.
château et jardin, 3, 5, 49, 67-
——— (Croix de), 4o.
écuries, 189.
étang, 54, 65, 189, 203, 413, L19, 422, 455, Gha, 645, 710, 791,
étang (Chaussée de l}, 199, 329, 330, 339, 19, 427, Ua8, 475, 1273. ; galerie (Modèle de cire de 1a),
grande et petite galerie, 67, 68, 188, 189, 438, 654, 905, 1132.
IMPRIMERIE NATIONALE
Clagny, glacières, 656, 1421.
jardin, 712.
jardin potager, 3.
glacières des moulins, 460, 603, 606, 635, 641, 879, 895.
moulins vieux et neufs, 50, 66, 68,69,186, 320, 321, 419,426, 427, 134, 446, 4h8, kbo, 455, 471, 588, 645, 651, 657, 701, 705, 709, 710, 711, 714,938, 939, 940, 942, 1139, 1149, 1277.
moulins (Démolition des), 870,
murs, 424, 643, 11923.
orangerie, Ag, 188, 189, 325, 454, k75, 479, 1020.
remise proche l'étang, 1220.
terrasses, 68, 324, 471.
Claies à passer des terres, 1228.
CLarmer (Thomas), potier, 1021, 1027.
CLAIRIN, grav. — Voy. CLERIN.
Clapet, 65.
Crasse (Nicolas Ermonn ou Esmonr, dit), men., 17, 26, 59, 93, 134, 149, 151, 172, 185, 194, 319, 332, 347, L31, 477, 610, 611, 883, 1108,
Craror (Gédéon), invalide, 742.
Clavecin, 461.
Clavettes, 286, 288, 547, 548.
Cravier, chirurgien, 106, 243,
Crauve (La femme), couturière, 717.
Crauprus (Tête de l’empereur), agate,
Clayes (Les), 486, 487, 494.
(Bois des), 860.
—— (Bruyère des), 419, 420.
(Moulin des), 860.
Clayonnage ou clionnage, 927, 1286, 1287.
Glayons, 799, 1924.
Clefs pour tourner les robinets, 884.
Czémenr (Jacques), chirurgien, 99, 216, 304, 532, 766, 1004, 1196.
(Nicolas), préposé aux impres-
sions, 101, 107, 220, 380, 490, L98,
charp., 93.
(Veuve), charp., 82, 84, 95.
dessinateur, 690 ,.1274.
mac., 80, 83, go, 94,375, 598,
CzéopÂrre, stat., 437, 464, 633, 9809.
et Manc-Anroine,
agate, 1209.
GLéquin. — Voy. CLiquin.
Grérampaucr (Nicolas), ter. , 1231.
le jeune, historien, 103, 237.
CLÉRAMBOUR, prop., AD.
GzéramBousr, portier de la porte du grand parterre à Saint-Germain, 115, 249, 260, 387, 749, 964, 1293.
CLérauD, vidangeur, 467.
Czerc, banquier. — Voy. Crerx.
CLÉREAU, vVoit., 1001.
CLerGer ou CLERGÉ, voit. et ter., 47, 97, 145, 1105.
CLÉRIN, grav., 541, 785, 786, 999.
CzérioN (Jean-Jacques), se., 11, 14, 137, 140, 197, 278, 439, 473, 625, 654, 991, 1174.
CLERMONT, p., 502, 768, 773.
ter., 673.
Clermont, 118, 252, 390, 567, 729,
CLÉRON, prop., 534.
Czerx, banquier, 318, 378, 537, 539, 558,559, 586, 588, 594, 664,665, 667, 669, 683, 694, 718, 719,709, 762,776, 779, 783, 784, 870, 917, 976, 1008, 1013, 1023, 1063, 1072, 1084, 1120, 1140, 1199, 1208,
Clevilhiers, 1982.
Clichy (Remises de), 94.
CLiGné ou Gzné, ter., 367, 368.
Czincxanr (Pierre), concierge de la salle des comédies au Palais-Royal, 114, 259, 386, 744, 963, 1292.
garde-clefs du palais des Tuileries, concierge de la salle des comédies, 113, 247, 257, 384, 743, 062, Clinquant (Fourniture de), 759.
d'argent, 1000.
Czro, stat., 1181.
Cziquin (Poncelet ou Philippe), charp., 01,102" 00! 112. 418: 170, 189, 214, 252, 391.
(Philippe), charp., 726, 729, 968, 1296.
Cloches, 62, 75, 189, 204, 905, 2441, 376, 64, 655, 656, 774, 815, 1044, 1048, 1187.
(Enhuner les), 902.
——— (Fonte de), 996, 997.
(Planches gravées pour les ornements des), 620.
à melons, 349.
ROI
Cloches de paille, 357.
de verre, 27, 228, 343, 505, 782, 1932.
Clos-Tutin (Aqueduc du), 34.
Czoup, ter., 34, 86.
Clous (Fourniture de), 290, 369, 505, 521, 527, 528, 546, 557, 636, 708, 770, 802, 805, 806, 820, 845, 1025, 1096, 1028, 1035, 1048, 1069, 1064, 1065, 1128, 1129.
à calfeutrer, 846.
à pistons, 850, 854, 12538, 19254.
à soufflet, 545.
de bateaux, 1167.
de charrettes, 307, 345, 1167.
de roues, 999.
de vannes, 1252.
dorés, 1070.
CocaGne,
CocrarD, ser., 681.
Cochenille (Fourniture de), 561, 767.
mestèque, 559.
Cocmerez (Madeleine), prop., 294.
Cocherel (Digue de), sur l'Eure, 862,
Cocnery, maç. — Voy. Caucuy.
Coconerye (Jacques), 833.
commis aux manufactures,
Gocnois, voit., 797.
Cocuv, préposé aux ouvrages de a machine de Seine, 383, 484, 726, 948, 949, 950, 1268, 1269, 1270.
Cocray, vidangeur, 658.
Codex canonum, 1200.
Copony, prop., 45.
Coguror, ser., 175.
Coffre d’agate, 875.
Cognées (Fourniture de), 554, 1061.
Coewez ou Corenez, employé, 242.
Cognières, 712, 913, 1155.
- (Contre-digue de), 928, 1455.
——— (Digue de), 924, g27.
—— (Fond de), 590.
—<—\(Rigoles de), {os, 58%; 702, 863,924, 926.
ConatRE (Jacques), 1057. — Voy. Co- GHERYE.
Couauzr (Simon), ser., 195, 479.
Corrrier. — Voy. CArriERt.
Coignée ou Cognières (Aqueduc entre) et la Verrière, 414.
Corexer (Veuve), p., 93.
PSE PEER I PE EE
Coins (Fourniture de), 555,839, 8/4, 849, 859.
Comavzr (Léonard), limosin, 520.
Corszn (Duc DE), 585, 664.
Corsvarp ou ConarD, 466.
Corsveaux ou Coyzevox (Antoine), se., 11,14, 16, 20, 57, 136, 138, 140, 159,165, 168,169, 172, 178, 181, 197 252, 277, 278, 311, 314, 335, 390, 437, 5oa, 503, 567, 617, 620, 129 735, 967, 987, 1173, 1296.
Coras, jard., 323.
Cozserr (Jean-Baptiste), marquis de!
Seignelay, 116, 122, 126, 250, 257,
(Veuve et héritiers de), 389, 895, 536, 54o.
Colchiques doubles, 1216.
Cozer (Nicole), veuve Robert GareBois, prop., 297.
Couserr (Bernard), ter., 705.
Cou (Louis), dit Mancix, charp., 753, 981, 1163.
Couiner, ter., 1103, 1104.
Cozinor (Pierre), ter., 1218.
Cocrarr (Pierre), employé aux bâtiments 1268, 1269, 1270.
Cozras (Antoine), laboureur, 215, 792,
Colle (Fourniture de), 806.
Collection byzantine, 578.
Collège royal de France, 108, 121, 214, 291, 255, 893, 501, 5h, 569, 731, 786, 970, 979, 1016, 1083, 1298.
— Voy. Cambrai (Collège de).
royal des Trois-vêques, 751.
Cozcer (François), prop., 38.
(Nicolas), ter., 795.
CoLLieNoN, sc., 137, 140, 169, 278, 301, 628, 875.
CozuIN, paveur, 22, 57, 161.
Cozzner, employé aux manufactures,
Cozuor (Jean), jard., 139, 140, 168.
jard., 878, 898, 1105, 1218.
ou Counor (Pierre), jard., 28, 62,
604, Go6, 790, 792, 1017, 1030,
(Pierre), niveleur, 796.
Cozco, marchand de bateaux, 693 , 761.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Cozzor (Jean), fondeur, 64, 318, 362,
——— marchand de bois, 553.
Cozoxpre, potier de terre, 1027.
Colonnes d’albâtre, de porphire, 577,
de marbre, 8, 109, 271, 718, 1083, 1138.
de pierre, 425.
Cozson, anatomiste, 102, 811, 536,
Combats d'animaux, groupes, 988,989, 990, 1177; 1183.
Comseris. — Voy. Byzantinæ (Historiæ).
Coumanoeur, faïencier, 150.
Commnces (Veuve de Louis DE), -prop., 295, 290.
Communauxr, ter., 1270.
Compagnon, chaufournier, 676.
Compiègne, 1214.
appartement de M p£ Man-
TENON, D
château, 4, 82, 127, 162, 239ol1, 311, 313, 361, 362, 370,370, 531,557, 720, 771, 793: 984, 945, 1151, 11592, 1153, 1161.
2 forét,.85,413, 312, 398, 379; 506, 508, 531,734, 789, 794, 841, 956, 1023, 1098, 1251.
glacières, 315.
maison de la Muette dans la forêt,
— ponts de la forêt, 1152.
routes de la forêt, 531, 771, 934,
Cowpin ( Veuve), propriétaire, 45.
Comporn (Vincent), doreur, 435.
Comporer (Jean), portier, 909.
Concombres (Fourniture de pieds de), Copé, faucheur, 881.
soldat des galiotes, 893.
Conpox (Jean), charp., 322, 457.
Conduites,de plomb ou de fer. — Voy.
Tuyaux.
CoxesraLe (René), jard., 1215.
Conférences de l’Académie d’architecture. —- Voy. Académie d'architecture.
Confessionnaux, 364.
Conflans, 225, 361, 804.
Conflans-Sainte-Honorine, 1232.
(Clos de Rome à), 1032.
Confusion (Arbres plantés en), 1210.
Coners (Marquis »E), 756, 778.
ConnesTaBLE (Jean), fermier, 38.
Conserveur, jard., 339, 348, 349.
Consoles de fer, 921, 223, 359, 515,
de lanternes, 306.
de marbre, 997, 1185, 1186.
de pierre, 438, 603, 638, 1119.
pour les appartements, 313,342, 348, 629.
Coxsozi, capitaine des vaisseaux de Versailles, 30, 187, 322, 456, 715.
lieutenant des vaisseaux, 30, 187, 322, 456, 715.
ConsrANcE, ter., 1151.
Consranr, soldat, 646. ù
Constantinople, 270, 373, 492, 777:
Conrarezze (Veuve du s'), inspecteur,
Gonri (Appartement de la princesse DE), 56, 172, 179: 1108, 1109, 1113, 1115,1118.
Conrour (Gérard), prop., 297.
Contrecaisse d’argent pour la table du Roi, 666.
Contre-cœurs de cheminées, ‘60, 75, 89, 111, 209, 211, 217, 218, 233, 313, 314, 326, 345, 350, 351, 368, 452, 453, 461, 470, 500, 586, 646, 696, 706, 770, 821, 902, 906,930, 1001, 1010, 1037, 1151, 1933.
Contrôle de l’argenterie, 463.
Convenance, marchand, 770.
Convenanr (Louis), prop., 37.
Convers, mac., 503.
Coq d'église, 412, 908.
—— et poule d'argent, 406.
Coquarr (Antoine), prop., 298.
Coquart DE za Morte, intendant et ordonnateur des bâtiments, 116, 250, 389, 565, 636, 728,856, 914,966,
Coquelourdes, fleurs, 1214, 1216.
Coquereau (Nicolas et Denis), prop.,
Coquerer, ter., 340, 4921.
Coquilles de jaspe, 1096, 1097.
de lapis, 1089.
de plomb, 1178.
pour Versailles, 277, 278, 279,
servant de bénitier, 1047.
Coquinor (Louis), garde-meuble du Roï, 115, 122, 261, 390, 572.
Coquixor (Veuve Louis), 746.
CorAGe, laboureur, 470.
Corail rouge (Camaïeux de), 588.
Corançon (Claude), men., 835.
Corbeil, 384, 5oh, 794, 799. 056, 1031, 1297.
(Pont de), 1054.
Corbeilles pour porter des fleurs, 505,
CorgeQ ou CorBec, cordier, 148, 227 290, 362, 369.
CorBET, prop., 296.
Corbeville, 670.
(Moulin de), 416.
: (Rigoles de), 424, 671.
Cordages et cordes, 65, 148, 176, 177, 207, 208, 227, 286, 290, 345, 350, 369, 459, 527, ba8, 553, 638, 657, 691, 762, 820, 822, 840, 852, 886, 892, 906, 9ho, 999, 1048, 1064, 1065, 1118, 1189, 1190, 1246,
CorpeLerTe (Louis), vannier, 1293.
Cordes de bois à brüler, 1247.
Corprer (Jean et Louis), prop., 37.
(Jean), garde de la porte du Roi,
prop., Lo.
(Louis), prop., 296.
—— (Nicolas), prop., 38.
Fan: (Pierre), Anal, 900, 467715, 943, 944, 1160.
cordier, 290.
inspecteur aux bâtiments de Maintenon, 1080, 1189, 1190.
Conrpox (Gilles), carrier blessé, 957.
CorponGuzé (André), jard., 658.
Cornonnier (André ), ter., 646, 897.
Cordons de bassin en marbre blanc, 439, 443, 559,631, 632.
Coresr (Veuve), fermière, 38.
Corer (Pierre), prop., 41, 157.
Cormier (Jacques), ser., 82, 84, 06, 183, 375, 376, 529.
CorneiLze Île jeune (Jean-Bapliste), p., 436, 772, 986, 1131.
l'ainé (Michel), p., 437, 510,
(Pierre), poète, 238, 539.
ser., 306, 515, 595, 613, 651, 801, 884, 901, 1110, 1166.
Corner (Barbe), 739.
(Veuve François), prop., 4o»,
Cornettes. — Voy. Pavillons.
Corizeux où Corveux (Jean), dit Bour- BONNOIS, ser. — Voy. BourBOoNNoIS.
CoRNIQUET, ser., 902, 1129.
Cornu (Jean), sc., 11, 119, 136, 140, 181,278, 319, 336, 367, 438, 477, 522, 625, 654, 90, 992, 1132, 1170, 1174, 1183.
Cornuez (Dame), prop., 109, 222, 54, 787; 1016, 1211.
Cornuer (Nicolas), prop., 534.
Corps de pompe en fer fondu, 146.
CoRRÈGE, p., 7, 205, 334.
Corroyer, marchand de laine, 356.
Corrécy, charp. liégeois, 149.
Corvieux (Jean), dit BourBonnots. — Voy.
BourBonnois.
Cosmographie (La), stat., 174.
Cossarr (Philippe), prop., 156.
Cosser, ser., 802.
Cosserte ou Cosser (Claude), vitr., 364, 516,521, 802, 817, 846,1033, 1045, 1064, 1944, 1954.
(Jean), dit La ForTUNE, inva-
Cosré (Louis), fleuriste, 867, 1026, 1027.
ou Gorray ( Noël), mat., 30,188, 822, 457, 715, 943,944, 1159.
Coste (Pierre), charp. de galère, 955.
Costiers de fer de fonte, 214.
CorizLon (Jean), maç., 670.
dit Desserpons, 850.
Cotonines (Pièces de) pour voiles de vaisseaux, 765.
Corrar», sergent, 736.
(Veuve), 123, 263, 396, 573, 747, 973, 1302.
Corte (Louis), jard. fleuriste à Lyon, 765, 1929, 1998.
Cor (Noel). — Voy: Cosré.
CorrEeLiER, orientaliste, 101, 541.
CorTEREAU, jard., 782, 1011.
Cotterets (Fourniture de), 784.
Corn (François), prieur et curé de Marly, 4o2, 480, 481, 824, 1047,
Corrox, ingénieur, 469, 485, 498,708, 726,734, 938, 946, 940.
sC., 278.
Covarr, vitr., bo.
Coudes de cuivre, 549, 846.
de fer, 287, 886.
de nœuds de soudure, 633,
ROL
Coudes de plomb, 464, 469, 614, 633,
Coudres ou coudriers (Plant de), 1019.
Cover (Henri), se., 88, 93, 136, 178.
(Jacques), prop., 534.
Covrrre, employé, 688.
Couhars où Gonards (Bois des), 1135.
Couinoux (Simon) , maç., 530, 535.
Couloms (Pont de), 1072.
Couzon, fondeur, 33, 61, 158, 184, 219, 292, 453, Go2, 695, 929, 1150,
et sa femme, prop., 152.
Coulon ou Coulons, 678, 692.
Coupe d’agate, 598.
Coupe-gorge (Rigole de), 938, 1280.
Cowrcer, concierge de 1’Observatoire, commis à la garde des instruments, 101,219, 286, 538, 540, 780, 783, 1009, 1018, 1204, 1209.
(Le Père), jésuite, 1084, 1087, 1097, 1140, 1141.
Cour des Aides, 152.
Couransson, men., 182,183, 379, 520.
Courbes de vaisseaux, 65, 346.
Courpon (Charles), vitr., 770.
Courion, employé, 48.
Couroye, marchand d’étain, 471.
Cours-la-Reine, ok, 503, 796, 799:
(Avenues du), 798.
——— (Barrières du), 979.
(Gages des officiers du), 120, 254-255, 293, 505, 563, 569, 731, 969-970, 1298.
—— (Île devant le), 504, 1031,19227.
——— (Magasin des marbres vis-à-vis le).
— Voy. Magasin.
—— (Maison du portier du), 505.
——— (Pépinière du), 1081.
(Port du), 981, 1188.
(Portes du), 562, 970.
Coursières de la machine de Seine, 289, 553, 556, 836, 845, 847, 921.
Courrane, marchand de bateaux, 693.
Covrrgau (Léonard), ouvrier tué, 495.
CourTELON, commis aux manufactures, CouRTEMER , prop., 1034, 1239.
Courtois (Nicolas), 177, 762, 999, (Nicolas), ter., 678.
voit., 797.
Courtry, 1262.
Courrvasser ou Courvassier (Nicolas), ter., 678, 1068, 1079, 1286.
Courville, 1090, 1283.
(Chemins de) au Maine, 679.
Cousin, écrivain, 236.
Cousixar où Cousrienac (Laurens), dit Desconers, invalide, 489, 741,960,
Cousiver (René), orfèvre, 236, 272, 294, 374, 4o1, 408, L80, 482,583, 593, 662, 667, 863, 874, 917.
Cousran ou Couran (Francois), men., 10,922, 55,67, 89, 135, 159,170, 188, 213,275, 299,912, 824, 325,
Cousre (Louis), employé, 689, 1078,
Cousrienac (Laurent), dit DesLorERs, invalide. — Voy. Cousinar.
Cousrou (Nicolas }, se., 378, 1174.
Cousrurier, fontainier. — Voy. Couru-
RIER
prop., 197.
Courar» , sergent préposé à la garde de la statue du Roi, 952.
marchand drapier, 888.
CourareL, préposé aux bâtiments, 485,
Coutil (Fourniture de), 64o, 886.
Coururier (Jean), maç., 544.
fontainier, 956, 1144,1271,13805.
men. , 038.
Couvreux ou Couvreur (François), men., 9 93, 119, 130, 163, 253, 299,
Coyaux (Bois façonnés en), 839, 8/44.
Covpez fils (Antoine), p., 436, 778, 1130, 1131.
Coyrez père (Noel), p., 117, 251, 390, 436, 567, 579, 660, 729, 778; 967, 986, 1131, 1169, 1295.
CramariGEas (Jean), jard., 123, 269, 396, 573, 747; 973, 1802.
Cramoisy (Mabre), imprimeur, 578, 579, 852, 1009, 1086, 1200.
Crampons, 148, 885, 1280.
Crapaudines de cuivre, 233, 291.
Cravates pour les gondoliers, 888.
Crayons (Achat de), 711, 806, 1134.
CrÉan (Guillaume), 1060.
Créanr (Jean), men., 808, 1032, 1049,
Crécy (Comte DE), prop., 590.
Créqui (Duc DE), 957, 1270.
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Créqui (Duchesse DE), 1094, 1143,
Cresin, glaisier, 658.
CRESSANT, men., 10, 135, 299, 307,
Cnesser (Pierre), prop., 46.
CResrien (Jean), tuilier, 1075.
(Jean), voit., 151, 323, 324,
Voy. Curesrien (Charles
taillandier, 438.
CRETAY (Étienne), jard., 1031.
Crerez, taupier, 459.
Creux de statues et de bustes, 444, 4h, 626, 627. — Voy. Brion (Palais), Moulages.
Crics, 111, 077, 1254.
Cristal de roche, 350, 406, Lo8, 483, 539,585, 588, 591, 664, 665, 666, 669, 719, 858, 859, 860, 867, 868, 869, 915, 1088, 1089, 1090, 1091, 1097, 1441, 1142. — Voy. Aiguière, Chandeliers, Galère, Vases.
CrismiAn, Suisse, 888.
Crochets de cuivre, 468.
pour tenir les figuiers, 1128.
Crocodile (Vase en forme de), 406.
Crocs, 1286.
pour la glace, 329.
(Manches de), 343.
Crocus, fleurs, 1216.
Croisées doubles pour orangeries, 1165.
Crorser (Jean), charp., 531, 771, 1152.
Croissanr, men., 22, 61.
Croissants pour ébourgeonner les ar-
bres, 1928.
Crorssy (Appartement de M. »E), 77; 83, 84, 90.
Croissy (Île de), 7, 8, k7-h9, 51, 64, 837, 838, 1058, 1085, 1250. — Voy. Digue.
Groix-du-Tiroir (Fontaine de la}, 119, 254, 392, 568, 730, 969, 1297.
Croqué (Louis), mat., 30, 188.
Crosnir (Claude), prop., 153.
150,297, 524, 809, 811, 825, 857, —— (Germaine), veuve Étienne Rice, prop., 197.
(Guillaume), tonnelier, 553.
(Jean) et sa femme, prop., 153, 154, 155.
(Jean), toiseur, 470, 850, 852.
père (Jean-Baptiste), ter., 289,
fils (Claude), ter., 28, 71, 85, |
Crosner (Louis), carrier, 1058.
(Louis), prop., 296.
——— (Martin), prop., 155.
(Michel), carrier, 835.
mac., 27, 697.
(Veuve), maç., 697, 698, 930.
voit., 1070.
frères, prop., 296.
Crosnier (Aqueduc de), 947.
Crousrnuuier (Pierre), jard.du Val, 1035.
Crouy (Forêt de), 78, 79.
(Routes de la forêt de), 1248.
Crucne, marchand, 640.
Crus ou Cruz (Livius), dessinateur, 63.
Crussoz (Régiment de), 688.
Crussol (Chaussée de), 1073.
Crusson, intéressé dans les manufactures
de draps, 4o1.
Cruze ou Cruye (Bois sis en), 858, 859, 914, 1084.
Cuccr (Dominique), se. et fondeur, 14, 15, 32,65,78,114, 118,139, 16, 179, 180, 209, 217, 2592, 269, 277, 303, 305,314, 326, 351, 373, 390, k6o, 461, 567, Goo, 629, 729, 888, 968, 1033, 1094, 11138, 1187, 1296.
Cueu (Nicolas), ser., 548, 549, 595, 843, 84h ,106.
cordonnier, 717, 887.
Guen père, inspecteur. — Voy. De Cuene.
Cuillers d’acier. — Voy. Tarières.
Cuirs de vache (Fourniture de), 62, 149,211, 288, 342, 343, LG, 476, 547, 553, 555, 847, 850, 851, 852, 893, 1062, 1063, 1064, 1065, 1253,
indiens, 8514.
Cuisiner (Jean), mac., 182, 375, 529,
Cuissix (Jean-Raptiste), sc., 828, 1258.
(Pierre), men., 827.
Cuivre (Planches de), 558, 634, 718, 719, 1112, 1119, 1129, 1248.
(Plateaux et barreaux de), 775.
( Vente de vieux), 10938.
Cul de four, 67.
Curarr, glaisier, 658.
Culs de lampe gravés, 544.
Cuxe père, inspecteur. — Voy. De Guene.
Curauzr ou Curor, ser., 194, 357, 556,
Cuves (Fourniture de), 907, 1228 , 1229.
Cuvettes pour les ‘bassins de Versailles, 140,277, 278, 150, 619, 623, 989, 994, 995, 1181.
Cuviers, 147, 1134.
Cuvizuter (François), ser., 82, 84, 90, 99,96,171,182,183,204,307,375, 529, 6o1, 832, 835, 1056, 1264.
(Jean), marbrier, 12, 14, 941, 61, 164, 168, 180, 302, 443, 630, 631, 632 ,701,997, 998,1116,1185.
Darsany, maç., 601, 4100.
Daguin ( Louis), charp., 764, 819,115.
Dacquin (Antoine), premier médecin du Roi, 221, 501,781, 1010, 1198.
(Appartement de)au Jardin Royal, le jeune, docteur de la Faculté de Paris, 221, 501, 781, 1010, 1198.
DAGGERRE, prop., 45.
Daçuer (Nicolas), ter., 813.
Dante, charp., 740.
Daiccancourr, inspecteur à Chambord, Darzzy (Pierre), 1064, 1065, 1252.
Darewcé, marchand de curiosités, 537, 594, 665, 669, 777 778, 1007, 1008 , 1200, 14201.
DaLEsmME, ingénieur, 377, 1013, 1209.
Darxes ne LA Tour, 272, 404.
DaLxEemAGnE (Pierre), charp., 1107.
Dazror (Louis), mat., 944.
D'ALvaREz. — Voy. ALVAREZ.
Damas blanc broché d’or aux chiffres du Roi, 461, 750, 1086, 1190, 1191.
(Bourre de), 1019.
de Gênes, 887.
Damsresne (Balthazar), jard., 29, 49, 106, 185.
(Barthelemi), jard., 4o, 319, 320, 454, 492, 509, 718, 735, 946, 956, 1030, 1031, 1271, 1275.
Damevizce (Jean), carrier, 837.
Dame (Le frère), carme, 347, 437.
Damiette (Noyage à), 763.
Daminoïs, prop., 42.
DamoiseLer, p., 522, 818, 1046.
Damoiselles fournies pour la Ménagerie,
5ho, 783,
Davomeau (Antoine), limosin blessé, 1275.
Coviauer (Jacques), charp., 322, 456,
Cuvyer (Veuve), 48.
Cysëce (Enlèvement de). — Voy. Pro- SERPINE.
Cyclamens Saint-Claude (Oignons de),
Cygne de cristal, 858.
— (Vase en forme de), 867.
Cygnes de la rivière de Seine, 49, 54,
Danemark, 590.
Daner ou Danais, marchand, 406, 482, 587, 598, 664,665, 669, 856, 867, 914, 1087, 1089, 1090, 1096, 41441, 1149, 1202.
Dangers (Sablonnières de), 689.
Danerepgrr (Veuve), men., 17, 53, 6o, 176, 177 193, 34.
Dawevier (Veuve), 527.
Danoïs, prop., 38.
Danse, tab., 986.
de Nymphes et de Satyres, tab.,
Danrecourr, marchand d’étofles, 887.
D'Anrorener (Étienne ), papetier de Nantes, 1277.
D’Arpoucny, receveur général de l’archevêché de Paris, 598, 669.
Daquin, médecin. — Voy. Dacquin.
Daracon, marchand à Saint-Germain, 227, 369, 4o4, 4ob.
DaranGor, préposé aux bâtiments, 486.
Darsoy ou DarBon, commandeur de la Commanderie du Roule, 583, 663.
Darcme (Ambroise), ser., 844, 1064.
Daré (Bonaventure), prop., 37.
Dannauzr. — Voy. Cuevazier (Thomas).
DarraGon, prop., 43.
Dasre ou Dasr (Jean-Baptiste), Romain, 19, 173, 209, 300, 314, 435,436, k77, 615.
Dasrry ou Dasrric (Dame), prop., 109, 9299, 543, TOs 4214
Darour (Jean), ter., 925.
Dausancourr (Louis), gainier, 458, 636, 777: 874; 917; 9771007, 1191, 1203.
Dausé, inspecteur, 687.
DaurerA , inspecteur, 1290.
Daunée (Veuve), 280, 636.
Dauer (Claude), prop., 46.
Cygnes de Fontainebleau. —- Voy. Fontainebleau (Carpes et cygnes).
Cygnes (Île des), à Paris, 795, 1024.
Cyprès, arbres, 257, 385, 396, 572, 747, 972, 41302.
DavniBoN, prop., 38.
Daucecourr, employé, 691, 1078.
Daury (René), marchand de ciment, 233, 368.
Davmer, prop., 43, 44.
Dauuesre (Hierosme), jard., 1043.
(Jean) , jard., 823.
Daurmix (Antoine), meunier, 455, 709, 714, 9h.
Dauphin (Le Grand), 205, 210, 238, 300, 473.
(Appartement du) à Versailles. — Voy. Versailles.
(Régiment du), 724.
——— (Naissance, Mariage du), méd., Dauphine (M°*° la), 54, 93, 1425, 138, 210 , 781, 801.
DavPiné, ter., 703, 772.
Dauphiné, 1011, (Mines de), 404.
(Plantes apportées Dauphins (Soldats), 494.
Davrecourr, tailleur, 717.
Dauray, préposé aux bâtiments, 465, DAUVERGNE, commis pour peser le fer, 54, 104,186, 321, 490.
Davvicter , appareïlleur, 1100.
D'Auxerre (Antoine), prop., 297.
Davezy (René). — Voy. Dauzx.
Davn (Jean), jard., 293.
(Jean), mat. ou charp., 716,
de), 781,
(Pierre), ser.,-595, 651, 703, 901, 933, 1127, 1140.
ouvrier blessé, 736.
Daviexox (Denis), men., 22, 55, 67, 87, 159, 189, 194, 213, 275, 209,
Davizer (Augustin-Charles), dessinat., 720, 954, 1970.
Davos, chaufournier, 677.
Dayosr (Louis), mat., 1160.
De Bacwozs, intendant à Lille, 915.
DE Beauueu, professeur de mathématiques, 105,244, 381, 498,725, 9952,
(Appartement de M. et M) au Palais-Royal, 498, 99.
——— amateur, 1098, 1144.
De Beaune, entrepreneur de la manufacture de baracans, 404.
De Braurepamme, employé aux bätiments, ho5, 9h, 857, 914, 953, 1138,
Ds BEeco, ter., 550, bb1.
De Berancourr, curé de Rennemoulin, 298, 787:
DE Beuièvre, prop., 46.
De Berzevaz, préposé aux bâtiments,
De Berçue (Philippe), ter., 339, 445,
De BéRuLLE, prop., 45.
DE Bezerac, employé à la machine, 84, 726, 948, 954.
De Bzzons, 692.
De Brave (s'), surintendant des bâtiments, 383, 384, 668, 919, 920 , 921.
De Brancourr (Haudiquer), marchand de marbres, 563, 718, 853, 860, 919, 1093, 1099, 1142, 1143.
Desois (Guillaume), manœuvre blessé, 73l.
Degois pes Percus, aide-major du régiment du Dauphin, 496.
De Bots-Samnr-Père, prop., 681.
Désonxaire (Gérard), orfèvre, 236.
(Héritiers de feu), 269, 373.
DE Bonnières , 876, 918.
De Borzacr, ingénieur. — Voy. Bonza- CHY.
De BourGEAuvILLE, 538, 776.
De Bouvizze ou pe Bourrevice ou Bounevice, lieutenant au régiment de Feuquières ,688 , 693 , 1079,1080,1289,
De Bray (Mairin), men., 764, 1159.
(Robert), mac., 1229.
— (Veuve), jard., 105, 115, 122,
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De Bray (Héritiers de la veuve), 1301.
De Briancourt, 580, 661.
De Buenr (Thomas), jard., 2220.
De Canrowrer (D'*), marchande de bois,
De Carrière, chaufournier, 676.
De Caumowr, préposé aux rigoles, 350, 383,484, 528, 685, 689, 690, 726, 734, 80, 824, 1071, 1073, 1077; 1079, 1080, 1090, 1092, 1281, 1287, 1288, 1289, 1290.
De Caux, 233.
De Cnaxrou, préposé aux bâtiments, LG1, 485.
De Caawpreny (Gompagnie dus'),739-.
DE CHANTEMERLE, marchand de marbres, 718, 856, 857, 862, 869, 875, 914,
De CHarené, prop., 534.
De Cuars (Nicolas), ter., 548.
De Corienr, employé à la rivière d'Eure, 1289, 1290.
De Cosre où pe Corte (Robert), mac., 292,280, 281, 28D, 301, 308, 308, 365, Ao1, 427, 70, 544, Gla, 835,
DE Core, arch., 729, 967, 1208, 1295.
De Courex (Pierre), 246.
Dscourr, inspecteur, 730.
vilr,, 57, 88.
De Courri, inspecteur, 1290.
De Courure (Jacques), ter., 449.
De Cuene père, inspecteur à Monceaux,
fils, employé à Monceaux, 485,
De Cumère, chef de brigade, 707.
De Cusser, astronome, 1013, 1210.
De Dieu (Jean), sc., 383 , 444, 492,625, 738, 709, 990, 1179.
Drvouer (Héritiers de), prop., 44.
Dgrer (Henry), carrier, 97, 200, 209,
De Fervuze, 582.
Derriar (Antoine), charp., 608, 815, 821, 1148.
Dernws (Claude), frotteur, 375, 530,
DE FLamiNviLe, inspecteur, 1290.
Dercannre, men., 883, 887, 1109.
De Fonrenay, jésuite, 579, 660.
Deronce (Gillette). — Voy. Bzancner.
De Forrraux ou De Forteau (Pierre), invalide, 741, 742.
DE Forvie, 662.
Ds France (Robert), dit La France, invalide, 382, 998, 1278, 1279.
Derrey (Pierre), historien, 578:
DEcax, men. blessé, 735.
De Gansaur, concierge du château de Saint-Léver, 121, 241, 255,393,570, 732, 970, 1298.
Deceuine, 1206.
Deccos, astronome, 236.
De Gonsoun. — Voy. Conso.
Decourzon. — Voy. DEscouzrons.
De GuiPPENILLE, 557.
DE Héron, voit., 1213.
Denors (Charles), jard., 63, 144, 150, 167, 168, 207, 210.
D& Jameny (G.}, historien, 578.
Dexgsnes ou DEesquesnes, ter., 880, 881, 1103, 4104.
DE Laace (Charles), invalide employé au réservoir de Trianon, 959, 960, 964, 1978, 1270:
Dx ra Barre, employé, 1290.
garde de Monsieur, 295.
De La Boissière, gr., 544.
De za Bonne (Alexandre), invalide, 742.
De ra Bouraye, employé aux vitres, 152, 383, 484, 726, 948, 9hg, 950, 1268, 1269, 1270.
De ca Brie, employé à l’Académie d'architecture, 1208.
De a Broue, employé à la machine, 484, 126, 048, 949, 950, 1268, 1269,
De La Cnamsre, garde des rigoles, 483, 705, 710, 722, 951, 1266.
voit., 764.
Dr LA CHapeLce, inspecteur des conduites,
voit., 560.
De La Cnareëze-Bessé, 94, 722, 726, 158, 782, 901, 958, 979, 1012, 1208, 1266, 1270.
De La Casse, capitaine de charroi, 686.
De LacLos, 760, 821.
De La Commune, men., 458.
De La Cour, jard. — Voy. La Cour,
préposé aux bâtiments, 470, 185, 186, 685,694, 726, 733.
De a Courure (Silvin), ouvrier blessé, 19706.
De za Groix (André), prop., 297.
DE Lacrorx (Jean), tap., 99, 100, 216, 304, 532, 590, 666, 765, 766, 1004, 1199.
(Sébastien), employé à Fontaine-
bleau, 1090, 1256.
employé au nouveau réservoir à l'aile et à l'Orangerie, 383, 484,796, 947, 949, 960, 955, 1120, 1267, 1268, 12609.
père, interprète en langue tur-
que, orientaliste, 101, 237, 9238, 540,783, 1012, 1209.
fils, orientaliste, 112.
De LA FERONNAYE, 578, 660.
DE La Feuizre, marchand de médailles, 168, 538.
DE Larow», intendant en Franche-Comté,
DE za Fontaine père, préposé aux ouvrages, 383, 484, 97, 726, 784.
fils, préposé aux ouvrages, 383,
De La Fonesr, 561, 759.
DE La FraiNay, prop., 41.
DE ra GaroustrE, 592, 666, 859, 915.
DE Lace (Charles), dit La Marcne, invalide, 487, 741, 1277.
De ra Grace, employé à l’Académie d’architecture, 379.
employé à lOrangerie, 486, 947.
——— inspecteur à l’aqueduc de Buc, 186,724 ,726, 947, 949, 950, 1267, 1268, 1260.
DE La Haye, gr. en méd., 466, 764, 785, 101b, 1193.
DE La He (Philippe), mathématicien, 102, 237, 878, AGa, 5ho, 689,783, 1019, 1204, 1208, 1209, 1295.
De ra HoGue, prop., 534.
De Lame (Jean), ter., 84o.
De Laïsrre (Joseph), prop., 295.
marchand de marbres, 1095,
DE LaJoye, marchand, 1203.
De LA Lanne (Jean), jard., 75, 114, 206, 227, 249, 259, 260, 360, 361, 387, h9o, 74h, 1915.
(Veuve Jean), 114, 259, 387,
(Jean-Baptiste), jard., 114, 249,
(Louis), jard., 744, 963, 1993.
DE LA Lande, garde des rigoles, 483, 722, 952, 19266.
Se., 292.
DE Lareu (Léonard), prop., 37.
DE ra Leu, tireur d'or. — Voy. La Le.
DE 14 Live, 378.
DE La Lonpe, employé aux vérifications des toisés, 955, 1271.
De a Lous (Gérie), entrepreneur, 598,
DE LA MAGDEcaine, inspecteur des bâtiments, 1290.
DE La Maïson-Brancne, employé au magasin de Marly, 484,726, 948, 1268, 1269, 1270.
DE ra Mare, prop., 787, 788.
(Veuve), vitr., 208.
(Claude), tap., 807.
DE za Marie où DE La MARLE, marchand d'objets d'art, 408, 483, 874,
Decamorue fils, employé aux bâtiments, 722, 992, 1970.
DE ra Morte (Jean), dit La Morte, invalide, 488.
DE Lannion (L'abbé), littérateur, 54o,
De 14 Nocerez (Abraham), dit Monrsron, invalide, 488, 741.
De za Nous (Michel), ser., 845.
—— (Veuve), jard — Voy. La Nous.
De Lanzecourr, 390.
De La Prcarnière, inspecteur, 687.
Derarie (François), charron, 554.
DE LA Prnorière, employé, 685, 1077; 1078, 1079, 1080.
De LA Praxcue (Sébästien-François), trésorier général des bâtiments, 4, 8 117; 196, 251, 274, 871.
DE La Prante, préposé aux bâtiments, 486, 493, 790,410 41:
De La Poinre, gr., 356, 1200.
DE Laporte, men. — Voy. La Porte.
(Pierre), 760.
(Thibault) , dit Monruworency, invalide, 960, 961, 962.
De ra Portente, maître de forges, 453, 602, 685, 1291.
De La Quinnnre, directeur des potagers, 24, 51, 59, 79, 84, 196, 133, 245, 276, 821, 454, h9o, 588, 665, 712.
De za RaMée, inspecteur, 1070.
RO
De La RAvoye, marchand de tableaux.
DELARDE, ter., 1042.
De ra Ricme, piqueur blessé, 12783.
DE LA RIGQUETIÈRE, 1008.
De La Rocue (Jean), scieur de long , 1190.
(Jean), ter. , 1029.
—— (L'abbé), 1083, 1140.
- préposé aux bâtiments, 727, 856.
DE ra Rocueroucaur, prop., 4.
DE za Roue (Barthélemy), carrier et chaufournier, 838, 1059.
prop., 199.
De La RozE, préposé aux bâtiments, 486.
De La Rues (Antoine et Jean), maç., 73, 7h, 76, 229, 204, 358, 544, 799, 836, 1057, 1248.
—— (Charles), mac., 121, 255.
——— (Guillaume), maç., 799.
(Jacques), charp., 840, 851,
dessinateur, 805, 1048.
DE La Sale (Angelin), garde des sept
parquets de Fontainebleau, 492, 493, 513, 724, 830, 954 ,1055, 1961.
inspecteur des bâtiments, 723, 724, 1079, 1080.
(Île du Sr); 018.
De La Saussaye, 839.
DE Las ( Veuve Laurent), 854.
De LA Teuuëre, directeur de l’Académie de France à Rome, 382, 539, 762, 78h, 1013, 1208.
De LA Touane, fondeur, 600.
De LA Touanne, trésorier général de l’Extraordinaire des guerres, 868, 915, 1099, 1149, 1291.
DE La Tour, lieutenant au régiment de Normandie, inspecteur à Épernon, 686, 1078, 1079, 1080, 1289, 1290.
(Louis), concierge à Fontainebleau. — Voy. La Tour.
DE La Tour Dares. — Voy. DALIES DE LA Tour.
DE La Tour RoLcan, 1086.
DE LAUBANYE, 1286.
De Launay (Nicolas), orfèvre, 236, 272, 294, 351, 374, Loo, Loi, Lo3, h05, Lo6, 4o7, 477, 480, 481, 82, 583, 585, 589, 593, 596, 662, 663, 665, 667, 668, 856, 861, 870, 913, 1087,
(Richard), jard., 508.
——— (Thomas), ser., 286, 548.
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Deraunay, jard., 1028.
prop., 893.
—— relieur, 778.
voit., 280, 809, 1070.
DELAUNE, prop., 42.
De Lavaz (Pierre), fermier de la pêche de l'étang de la Tour, 1016.
De ra VALLE, prop., 43.
De LA VALLÉE, inspecteur aux écluses, 690, 724, 1288, 1289, 1290.
De La VARENNE, prop., 4, 4o.
De La Vau (L'abbé), 314.
(Pierre), charp., 563, 769.
inspecteur, 1079, 1080.
De La Vauzee (François), capitaine de charroï, 677.
De La Verene (Dame), prop., 451, 585.
inspecteur à Voisins, 724, 946.
De ca Viene (André), historien, 578.
(Jean), prop., 89.
(Jean), dit Samnr-Jean, invalide,
(Nicolas), voit., 701.
De LA Vizcerre, inspecteur, 1079, 1080.
De La VINERIE ou DE LA VENERIE, inspecteur, 1079, 1080.
De ca Voisière, garde de la Prévôté de l'Hôtel, 724.
Decserr (Mathieu), fondeur, 287, 548, 549, 595, 633, 846.
Deccour, dessinateur, 688, 1078.
DE Lrau (Jaques), prop., 45.
De Lecis ou ve Lesiès, pépiniériste , 508, 789, 1019, 1215.
De Lemporx (Nicolas), invalide, 742, 961, 1278.
De LÉPREvVIL, 1060.
De Lespauze (Michel), ter., 1240:
De LespéRANCE, préposé aux bâtiments, 485, 726.
D£ Lespine, inspecteur, 1290.
= PLOD (2:
DE Lessau, pépiniériste, 504.
ou pe Lessor, p. et concierge de l'hôtel de Vendôme, 725, 7595, 1265.
DELESTRE, prop., 38.
employé à Villers, 726.
De LEyrar, commis à la recette du charbon, 686, 1291.
DE L'Homme , men., 1275.
De Liorer, inspecteur, 1290.
DE Lise, ter., 1287.
De LisTeRNE , inspecteur, 1290.
De Liver, prop., 153, 157.
COMPTES DES BÂTIMENTS. —- Il.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Decopgs (Simon), ser., 12, 18, 52, 54, 58, 94, 164,174, 191, 195, 479.
tap., 342.
DeLosezce ou DELOBEL, men., 171, 1171.
DE Loxce (Pierre), charp., 1051, 1256.
DeLorme, charp., 207.
voit., 1210.
De Louer (Jean), jard., 1215.
De Louviers, employé à la machine, 484, 726,948, 949.
De Louyr, préposé aux bâtiments, 484, 657, 786.
Decouze (Claude), tourneur, 1009.
Decpecue, marchand de linge, 864, 916.
De Lugerr, trésorier de la marine, 6,110, 128, 233,234, 269, 345, 373, 557, 765, 1011, 1027, 1210.
Déluge (Le), planche gravée, 920,
De Maony, tailleur de pierre, 424.
Démapry, intendant de justice à Dunkerque, 708.
De Maisox-Brancne, inspecteur à Marly, 7h2, 949, 990.
De MasaINviLce, 876.
DE Maricourr, employé, 1289.
DE Marié, charp., 311.
De Maziëres, employé, 693.
De Mépicis, inspecteur, 686.
De Mexars, employé, 693.
DE Mescrient, 778, 894.
De MEULLE, prop., 38.
De Mezerers, greffier de l'Écritoire. — Voy. Mezerers.
Demren (Veuve), meunière, 50.
De Mucrancourr, employé, 1079, 1080.
Démocratie (La), stat., 310.
De Moncrir, treillageur, 1246.
De Monrrouseu ou DE MOoNFREBEUF, inspecteur, 1079, 1080, 1290.
Démonstrations intérieures des plantes et démonstrations anatomiques, 221, 5o1, 781, 1010, 1198, 1199. — Voy.
Dacquin, Facon.
De Monraïcu, employé, 1079, 1080.
De Monraocon (Anne), prop., 297.
De Mowmeu, 538, 560, 778.
DE Mor, notaire, 211.
De Morieni (Pierre), charp., 981.
De Morts (Jean), invalide, 741.
De Movcay, charron, 470.
dégraisseur, 533, 1197.
De Moussy (M°°), prop., 38.
sc., 620.
De Murat, marchand de cristaux, 591, 596, 666, 668.
De Née (Pierre), prop., 156.
De Neuvizze, mac., 687, 1077, 1079, 1080, 1288, 1289, 1290.
Denis père (Claude), fontainier, 33, 49, 55,176, 185, 191, 204, 219, 320, 329, 327, 328, 345,454, 456, 46o, 634, 636, 713, 892, gh1, 1117,
fils (Claude), jard., 941, 1158,
—— (Louis), ébéniste, 1187.
———— (Louis), prop., 157.
(Jean), tonnelier, 1020.
le fils (Remi), fontainier, 49,
garçon d’ANGELIN DE LA SALLE , 498.
jard., 563.
ter., 340, 491,
Denrze (Jacques), ter., 29, 31, 34, 67, 81, 90, 112, 144, 151, 165, 170, 199, 293, 301, 506.
(Gilles), prop., 41.
——— (Veuve Louis), prop., 41.
(Veuve). — Voy. GUILLAUME.
De Nocenr (Le chevalier), prop., 1074.
Denonval, 1034, 1232.
Dentelle (Manufactures de), 400, 4o7, 480, 861, 911, 915, 1212.
Dentelles de fil, 269, 482, 853, 1212.
De Nyerr, prop., 298.
De Paris (Dame), prop., 39.
De Paurre (Josse), ter., 839, 1008,
De PEnnaurieR, caution des intéressés aux manufactures des draps, 4o1.
De Prerre (Raoul), dit La Porte, charp.
— Voy. La Porte.
Ds Porte (Pierre), mag., 679.
DE Prouzy, inspecteur, 1079; 1080.
De Ranoy, jard., 210.
Dergais ou »'Hergais, marbrier, 13, 149, 21,95, 58,98, 111, 161, 179, 178, 184, 185,197, 198, 212, 801, 311, 316, 317,336, 44a, 865, 923, 998.
De Rewes, brodeur, 7923, 762, 953,
De Rez (Jean), dit ARIANNE, ter., 1071, 1072. ÿ
Derraux (Gilles), paveur, 802, 1033,
TMPRIMERIR NATIONALE.
De Ricue, ter,, 899.
Derreux (Antoine), invalide , 742.
DeriGuer, sc. — Voy. DESRINIER.
De Roene (Jean), men., 883.
De Romas (Nicolas), calfateur, et voiturier, 289, 592, 6g2, 821, 847.
De Ron», inspecteur des bâtiments, 724,
De Roquencour, prop., 38.
Deroziens, p. — Voy. Desozrers.
De Ruz, contrôleur des bâtiments de Saint-Germain et de Marly, 383, 4o1, 484 ,726,824, 948, 949, 950,955, 1047, 1085, 11h41, ‘19214, 19248, 1268, 1269, 1270.
Denuzé, ouvrier, 370.
Dervizce, commis, #70, 496, 710, 939.
De Sanr-Birmonr (Louis), horloger, 767.
De Samr-DeEnis, 1093.
De Samr-Jacques, marchand de méd.,
DE Saint-Jean, employé, 1079.
De Sarnr-Marureu , 639.
De Samnr-Ouenx ou De Sainr-THOUEN, employé à la rivière d'Eure, 686, 1078, 1079, 1080.
De SaiNTE-CATHERINE, préposé aux travaux de la plaine de Trappes, 350, 383, ho, 469, 484, 496, 675, 726,733, 927, 946, 949, 950, 959, 1156, 1212, 1267, 1268, 1269, 1270.
De SariGny, employé, 1079.
D’Esanvizze. — Voy. Lemaire.
Desarneaux (François), mac. 769,1006,
DE Saumerx (Éeuries de M.) à Chambord,
De Saunay où DES Aunays, inspecteur, 1079, 1080, 1289.
Des Bannières, inspecleur, 1079.
Dessouts (Gabriel), jard. à Fontainebleau, 105, 115, 192, 246, 947, 262, 381, 396, 496,572, 739, 746, 918, 965,972, 1144, 1300, 1801:
(Veuve Louis), jard. à, Fontainebleau, 105, 115, 123, 246, 947, 264, 382, 397, 497, 511, 574, 702, 739,748,918,953,965,974,1144, 1261, 1300, 1303.
Des Breviarres (Dame), prop., 1092,
Descampes, employé aux plombs, 906.
Descamps, comite, 942.
Descente de croix, tab., 616.
Descuames (Léonard), dit LArreur., employé aux . aqueducs, 740, 1036,
(Michel), calfateur, 554, 683,
(Nicolas), employé, 688, 1078,
(Noelle), veuve de Louis Cnes-
NEAU, prop., 864, 910.
(Simon), couv., 514, 519, 801,
fermier du prieur de Saint-Cyr,
carrier tué, 736.
marbrier, 443, 631, 632, 997,
se., 439.
dit TouLouprz, ter., 517.
DescHaPeLLes, ter. et voit., 13, 51, Go, 92, 140, 141, 176, 198, 211, 280, 305, 316, 337, 346, Los, 479.
Desonateaux l’ainé, préposé aux moulins, L28, 463, L70, 657, 710, 721, 955, 763, 947, 949, 950, 1267, 1268,
le jeune, employé aux travaux,
employé à l’hôtel. de Vendôme,
Descomezes ou Descomges (Charles) , invalide, 741, 742.
Descorpes, ter., 86.
Description de la galerie de Versailles,
De Sencr-Louis, vannier, 806.
DesencLos, fontainier, 76, 224.
Deserr, voit., 339.
Desessarrs frères, marchands, 717.
De Sève (Pierre), p., 96, 99,216,355, 436, 533, 766, 1005, 1196.
Des Evixwrs (Nicolas), s'° nes Recas, officier d’invalides, 958.
Desrerres, copiste, 466.
DESFORGES, carrier, 1053.
Desconers (Antoine), arch., 106, 245.
—— contrôleur à Chambord, 82, 376, hoo, 530, 601, 721, 834, 1057, 1264, 1271.
.men., 93, 159, 103.
—— (Veuve), men., 93, 1541, 165,
Descors (Pierre), jard. des Tuileries, 113, 248, 258, 385,743, 705,962,
DescouLrons, sc.; ho, 516, 624, 803, 991, 1176, 1183.
Desçéraviers, marchand de fer, 288.
Desayes (Jacques), men., 96.
mathématicien, 378.
Dessanoins (Martin), se., 160, 1794; 470!
315, 374, La, 889.
employé à l'Académie d'architec-
ture, 1014.
prop., 77, 224, 229, 294, 3641, 519, 807, 1035.
—— soldat, 1105.
tailleur d’habits, 294.
Desiauriers, ter., 449, 644, 1104.
DesLoriers. — Voy. Cousrienac.
DesLouir, commis aux démolitions, 30, 51, 104, 187, 190, 324, 540, 26, 907, 947, 949, 950, 1016, 1120, 1267, 1268, 1269.
Deskesnes ou. DESQuESNES. — Voy. De- KESNES.
DEsmaGnr, charp. — Voy. Dumacny.
Desmaisons, mac., 424, 648.
Deswans (Gratian), maréchal, 928.
Des Marcuais, prop., 41.
Desmarers, entrepreneur de pierrées, 873.
inspecteur, 687.
sergent au régiment des Gardes,
Deswrexs (Louis), meunier, 455.
(Veuve Louis), 186, 321, 714.
Desuonr (Marguerite), jardinière, 1276.
Desmonrs (Remy), prop., 44.
Desmouuns (Guillaume), prop., 36, 37.
garde de la Prevosté de l'Hôtel,
D’Esxauzr ou Desxors (Appartement du s') à la grande écurie du Roi, 1165,
Desnoyers, charp. blessé, 555.
DE Sommes (François), loueur de chevaux, 908.
Desoziers, ou Dezoziers (Guillaume), p.
et doreur 70, 138, 176, 212, 313, 334, 341, 435, 476, 500, 568, 629, 630, 653,730, 889, 904, 968, 984, 1033, 1047, 1070,,:1113; 4181, 1132, 1930, 1245, 1285, 1296.
D’Espa ou DE Spa (Georges), taillandier liégeois, 47, 48, 146,284, 547, 845,
DESPECHES, p., 111, 204.
Despierres , frotteur, 820.
D'Espinax (Adrien), dit EsmEry, invalide, 487.
Desprancnes, voit., 369.
Desprarz, garde de la basse cour des cuisines à Fontainebleau, 116, 125, 265, 399, 579, 749, 9795, 1304.
Desporx (Martin), ter., 1340.
(Pierre), laboureur, 1246.
prop., 43, 157.
Desponr (Jean), 1073.
Desrrez (Veuve), 468.
Desriaux (Gilles), paveur, 1046.
Desrinier, DERIGNER, Desrienter ou Des- RIVIER , 8C., 22, 62,68, 88,160 ,188,
Desrocers (Daniel), prop., 44, 156.
appareiïlleur, 330, 424.
Desronns (Louis), tonnelier, 1020.
Desrouruuës, ouvrier blessé, 370.
Desrovzzeaux , contrôleur ambulant, 687,
Desrozrers. — Voy. Desoziers.
Desnaues, commis aux manufactures, 103, 104, 242, 370.
(Héritiers), 1083, 1130. Des SagLons, invalide. — Voy. Hépouin.
inspecteur des rigoles, 382, 483
Dessarpow, 66.
Dessin (Le) et le Coloris, tab., 985.
Dessins, 497, 541,655, 729,740, 766, 906, 968, 986. —’ Voy. Jetons, Médailles.
d'animaux, 784,785, 1011.
de l'église des Invalides, 1170.
——— d'oiseaux, 778.
de parterres. — Voy. Morzer (Gharles).
de plantes et graines, 782, 785 1011, 1192, 1900.
de tapis et de tapisseries, 314, 772, 985, 1195.
de temple, 314.
en miniature pour modèles de broderie, 762, 772, 985. — Voy. Miniature.
pour les toisés des bätiments, 69.
Voy. Jomarr, Toisés d'ouvrages.
Des Soussis (Claude), chaudronnier,
Dessus de portes, 335, 522, 616.
Desrapres, vitr., 88,136, 299.
D'Esre (Pierre), jard., 500.
TABLE ALPHABÉTIQUE
De Sremsrer (François), banquier, 784.
DE Suzemonr, fondeur, 33, 218, 289, 299, 314, 453, 696, 929, 1151.
Desvaucoins, fondeur, 33, 59,98, 148, 171, 217, 289, 287, 292, 307, 453, L74h, 602, 695, 696, 923, 929,
Desworte (Christophle) , mat., 329.
De Taëny, chaufournier, 676, 927.
De TourBEau, prop., 45.
D'Érrecur, employé à Monceaux, 1268, 1269, 1207.
De Turmenyes, trésorier général de Extraordinaire des guerres et receveur de l’Hôtel des Invalides, 760, 858, 862, 864, 866, 868,1088, 1091, 1095, 1097, 1142, 1210,
D'Eustacue, dieutenant au régiment d'Anjou, 688.
DE VAIGnE, inspecteur, 1290.
De Vazens, maître de forges, 685, 696,
De Vazzois, historien. — Voy. Vazois.
Devant de cheminée en peinture, 616.
De Vauczs (Veuve), voit., 461.
De Vaux (Nicolas), dit CHEVALIER, invalide, 741.
prop., 299.
Devaux, sc., 621, 988, 1175.
voil., 285.
De Verre ou De Vert (François), ser., 195, 275, 314, 346, 350, 351, 410, h32, 649, 1198.
De Verru, tanneur, 893.
De VIENNE, prop., 154.
Devienne, voit. et ter., 48, 147, 284, 544, 921, 1109.
De VicLANoND , commis aux manufactures.
— Voy. De ViLLEMONT.
DE Vicrarois, prop., 44.
Devise (Pierre), men. g, 135, 299, 342,754, 982,1008, 1020, 12928.
ingénieur liégeois, 46, 106,146, 284, 408, 483, 848, 853,865, 912,
sc. en bois, 1175.
ter., 340, 421.
DE VicLEMONT, commis aux manufactures, 9242, 379, 380, 1083,
DE Vieneuve, inspecteur des bâtiments, L85, 724, 726, 948, 949, 950, 1079, 1080.
De VicLENEUVE, inspecteur des carrières de Gallardon, 1289, 1290. :
men., 485.
De Vizers (Les), orfèvres, 7, 15, 111, 129, 272, 273,294, 374,375, 399, ho6, 4o7, 408, 467, 480, 481, 482, 483, 586, 591, 664, 665, 666, 756.
DE Vinery, employé, 1079.
Devises (Dessins de), 772.
peintes sur vélin, pour servir de
modèles , 985.
De Vivenez (Laurent), dit DESFONTAINES, invalide, 1288.
De Vorno (Catherine), veuve de Louis CERTAIN, prop. 37.
De Voremanr, archer de la Prevôté de l'Hôtel, 146, 244, 287.
De Vouces, voit., 637.
(Veuve), voit., 845, 706.
De VRevin, de Charleville, 1226.
DE Wasqua, 538.
DE Worre (Christophle), charp., 456,
Dezaieres, marbrier, 42, 14.
Dezeurres (Nicolas), ser., 12, 18, 52, 57, 86, 135, 166, 171, 180, 181, 184, 195, 209, 210, 310, 319,332, h11, 479, 521, 547, 595, 642, 615, 650, 710, 817, 845, 1062, 1198,
D'Herseuor, orientaliste, 103, 54o.
D'Hervizze, commis, 657.
Duaorion. — Voy. Horron.
Diamants, 669, 867, 1097.
Diancourt, 156, 706.
(Curé de), 44.
—— (Église et paroisse de), 44.
(Rigoles de), 417, 709.
Drane, stat., 441, 562, 6aa.
Draré (Nicolas), plâtrier, 800.
Dieppe, 511.
Dieu (Veuve Thomas), prop., 534.
Digues de la Seine pour la machine de Marly, 48, 95,145, 146,283, 284, 286, 291, 553, 556, 839, 848, 921, 1057, 1058, 1059, 1085, 1250.
pour joindre les îles de (hatou et
de Croissy, 64, 147,148.
du moulin de Palfour, 800. :
Dimancue, couvreur. — Voy. CHARUEL.
mouleur, 996.
Dinant, 383.
tab., 1480.
Dioëeëne , terme en marbre, 1180.
Dionis (Pierre), men., 17, 53, 118, | Dorcaemer , dit La Tour. chargé du jardin
—— (Héritiers de), 1296.
chirurgien, 781, 1199.
prop., 907.
Dior (François), dit Sainr-Amanp, inva- |
lide, 1278, 1279.
(Jean), ter. et jard., 150, 205, 207, 279, 310, 448, 508. 646,789, 794, 798, 799, 1029, 1124, 1213.
Dirpy, interprète en langue arabe, 237, 238, 5lo, 783, 1012, 1209.
Dissections anatomiques, 101, 102, 311, 502, 781, 1204, 1910.
(Planches gravées de), 541,1011.
D’Ogancourt (Louis). — Voy. Daupan- COURT.
Dose, marchand de méd., 777, 779,
Dosx (Albin), ter., 998.
(Dominique et Pierre), ter., 678, 862, 863, 864, 868, 870, 871,
DoparT, mathématicien, 102, 237, 54o, 783, 1012, 1209.
Doge (Audience du), méd. — Voy. Audience.
Doisy (Robert), sc., 784.
Dorzeav, tailleur de pierre blessé, 64.
Dorsgau (Jean), prop., 874, 918.
Docor (Laurent), ter., 910, 1153.
Dommique, macç., 670.
charp. blessé, 739.
DominiQuiN, p., 580, 583, 592, 619; 661, 662, 667, 773, 1094.
Donis, marchand de chevaux, 670.
Donques (Veuve de Pierre), ouvrier tué,
D'Or ou Dore (Charles), vitr., 136, 299, 376, 530.
Dorsay ou Dorsas (François), arch., 106, 107, 117, 195, 214, 239, 240, 245, 251, 378, 390, 490, 539, 566, 721, 729, 784, 953, 967, 1013, 1208, 1272, 129.
(Jean), 31, 58, 91, 118, 144, 171, 193, 252, 353, 391, 567, 729, 968, 1296.
Dorcnemer DE LA Tour (Gabriel), 830.
(Jacques), dit La Tour, con-
cierge à Fontainebleau, 116, 125, 126, 266, 399, 576, 750, 965, 975.
de la Gonciergerie de Fontainebleau, 747; 965, 973, 1300, 130%, 1305.
Dorée (Michel), jard., 508, 789.
Dorra (Vincent), gondolier, 716, 725, 893, 945, 1161.
Dorieny, entrepreneur de la manufacture de barracans, 404.
DorLÉan, ser., 135.
Dorzor (Jean), 706.
ser., 18, 58, 179, 181, 195, 309, 332, 433, 434, 479, 612, 884.
Dorvize, invalide, 561.
| Dosse, p:; 619.
Dosses de bateaux, 64, 206, 208, 471, 757; 893, 1190.
Dossier (Nicolas), sc., 11, 197, 335, ho.
Dossy (Jacques), voit., 290, 369, 820, 1034, 1047.
Dosvizze , ter., 448.
Dor (Jean), calfateur, 640, 740:
Douai, 6892.
Douame, employé, 1079.
Douane (Frais de), 778.
Dovar», employé, 685.
Douay ou Doué (Charles), ter., 683, |
Doré, se., 618.
Douser (Agnes), prop., 4o.
{ap., 709, 1003.
Dovcnar (Nicolas), concierge de l'Aca-
démie française, 780.
Dover, ser., 359.
Dousseau (Veuve de Jacques), tonnelier, 1297.
Doussor, greflier de YÉcritoire 381, 757, 762, 1001, 1190.
Douviuxe (Jacques), calfateur, 30, 187, 322, 457, 715, 943, 94h, 1159,
Doviner, ter., 772.
Doysonvizze, carrier, 604.
Dragon marin en cristal de roche, 588, 665, 868.
en jade, 1097.
Drason (Héritiers), prop., 46.
Drap d’or broché et d’argent frisé à ramage d’un cornet d’abondance, 750.
Draperies ajoutées à des bustes antiques, 441, 459, 468, 621, 622, 626, 627, 987, 994, 996, 1182,
Draps envoyés en Levant. — Voy. Levant.
Draps (Nouvelle Compagnie des), 270.
Dreux (Philippe), piqueur blessé, 495.
Dreux, 1074. |
Drogues pour les vaisseaux du canal, Ë 799. |
Droeuer (Michel), ter., 823.
bücheron, 1048.
Dnoicr (Jérôme), ter., 294, 507, 792, 799, 799, 1026, 1291.
Drouarr, piqueur blessé, 65.
rocailleur, 635, 892, 940, 1118,
Droue (Église de), 1093.
Drouer (Henry), ter., 646.
Drouuxrer, fondeur.— Voy. Drouizr.
Drouizcy, men., 159.
(Jean), se., 140,160, 278, 4ho,
ou Drourzrer, fondeur, 469, 614,
mac., 543, 544.
Dru, calfateur, 763.
Duauranne, goujat blessé, 729.
Du Bararz (Compagnie de), 739.
Dusranc, entrepreneur, 1055, 1091.
ter., 600.
Dugranez (Jean), ter., 832.
Dusunx (Louis), charp., 934.
Dusors (Anne), 259, 386.
(Jacques),
mac., 28, 896,
(Jean), p., 80, 94, 116, 193, 241, 247, 263, 308, 372, 397, 573, 747, 964, 973, 1052, 1258, 1300,
(Jean), dit La Source, invalide, 742, 059, 960, 961.
(Louis), concierge et jard. à Fontainebleau, 115, 124, 247, 264, 398, 579,748,765, 965, 975,1300,1304.
(Michel), men., 183, 230, 364, 842,1060, 1951.
chapelier, 1120.
commissaire des Invalides, 382, 496, 711, 7h2, 961, 962, 1975,
couv. blessé, 736.
limousin blessé, 739.
marchand de bois, 680.
prop., ha, 157.
ser., 179, 191, 194, 275, 300.
soldat blessé, 737.
ter., 469, 561, 657, 1260.
Do Boucæer, écrivain, 103, 238.
Du Bray (Robert), mag., 825, 1301, 1038, 1234.
ou pe Bray ( Veuve}, jard. — Voy.
DE Bray.
Du Breuiz, employé, 688, 1079; 1080, 1289, 1290.
Do Buisson (Charles), ter., 423.
(François GuiLLaumE, dit), carre-
leur, 344, 603, 607, 768, 877; 897;
Lepas, dit), mac.,
(Jacques
(Jean-Jacques), portier du CourslaReine, 120, 255, 393, 563, 569, 731, 970, 1298.
soldat, 451.
Du Cance (Charles pu Fresne, s'), historien et érudit, 238, 541, 578, 12410.
Du Carrier, préposé aux bâtiments, 186, 726, 929, 947, 1079, 1080,
Do Carez ou CarEz, ser., 195, 302, 326, 505, 1114,
Ducasse (Guillaume), chaufournier, 7x
Ducnar (Nicolas), garde morte-paye du Louvre, 952, 1267.
Du Cuasrez (François), se., 620.
Du Cæaunoy, prop., 152, 582, 662.
(Dame), prop., 848.
Ducré, prop., L1.
Ducaemn (Jacques), paveur, 83, 94, 308, 371, 010, 828.
(Veuve),
(Jean), charron, 841, 1060.
chaudronnier, 903, 1118.
paveur,
marchand de bois,
portier du jardin des Tuileries,
voit., 343.
Ducnesne (Denis), ser., 119, 253, 391,
(Joseph), charp., 943, 944.
men., 704,932, 1127, 1148.
(Veuve), paveur, 241.
Ducugsnoy, marbrier, 10, 12, 91, 49, 59, 98, 137, 166, 187, 198.
prop., 711.
Ducamon (François), concierge de la Surintendance de Versailles, 394, 185,
SR
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TABLE ALPHABÉTIQUE
Ducrron, employé au magasin des plombs, 279, 327, 333, 735, 862, 882,916,938,947,949,950,1088, | 1134, 1138,1142, 1267, 1268 ,1269.
le jeune, employé aux petites écuries, 486, 494, 726, 727, 948.
Du Czaus, limousin blessé, 957.
Duczavier, chirurgien, 1083, 11/0.
Ducos (Louis), concierge du Collège de France, 121, 255, 393, 969, 781, 970 , 1298.
mac., 1076, 1101.
médecin, 102, 237, 239.
soldat, 607.
ter., 1072.
Du Cozzer (Jean), nattier, 531.
Du Cowray (Antoine), limousin blessé,
Du Corroy, marchand de soie, 533.
Ducors (Barthélemy), men., 10, 17, 23, 53,135, 172,194, 194, 208, 209, 299, 305, 308, 332, 431, 610, 882,
Ducos (Simon), préposé à lAcadémie d'architecture, 539.
Duoanx (Henri), mag., 769.
Duparr, men., 346.
Dupeze (Ralph), ingénieur anglais, 130,
Duez (Honoré), ouvrier en ciment, 24, 26, 6o, 158, 159, 179, 211, 507, 764, 768, 1163, 1199.
Duraux frères, doreurs, 184, 334, 478.
employé, 688.
Doray, entrepreneur, 1100.
Dureu (François), artificier, 9h.
Durour, cloutier, 64.
charp. tué, 288.
gr., 1019.
se., 441, 618, 890, 891, 1116, 1173, 1170.
Duear, inspecteur, 1290.
Du Gaxé (François), paveur blessé,
Ducazow, tireur de sable, 448, 449.
Duconer, employé aux bâtiments, 246.
Du Gon, mac., 543.
Ducué pe Bacwozs, intendant à Lille,
Du Hair (Guillaume), dit Granprré, ter.
— Voy. GRANDPRÉ.
Duxaine, marchand d’agates, 1202.
Dunamez (Claude), préposé à la conduite des ouvriers, 185, 24b, 686.
Duname (Guillaume), voit., 693, 807, 841, 1070.
(Jean-Baptiste), secrétaire de l’A-
cadémie des sciences, 102, 237, d37,
5ho, 783, 1009, 1018, 1209.
ébéniste, 632.
Duxanin (Ouin), 1222.
Du Houx, fondeur, 59.
Dusarpin ( Marguerin), manœuvre blessé,
Du Macnx (Nicolas), charp., 753, 980,
Du Mas (Jean), p., 215.
Dumay, ter., 909.
Du Mesniz (Antoine Penr, dit), ter., 422, 702.
Du Merz ( Gédéon), garde du Trésor royal, h,5,6,7, 8,133, 134, 268, 269, 270, 271, 272, 273,274, 575-602, 876, 1081-1100.
Du Mouner (Le Père), bibliothécaire, 383, 4o4, Lo5, 465, 537, 776,1007,
Do Movoxez, chirurgien, 835.
Dumoxr (Jean), aide du s°e LA FONTAINE,
(Jean), inspecteur à Ville-
d’Avray et à Maintenon, 497, 69h,
(Nicolas), ter., 865, 1068,
soldat, 1286.
Du Mux, mac. etter., 330, 339, 419, 467, 674, 675, 926.
Dunkerque, 300, 322, 708.
remise au Roi, méd.,
Dunkerquoise (Barque). — Voy. Versailles (Canal).
Du Pan, charp., 740.
Du Parc, officier des Invalides, 487,741, 958, 1278, 1279.
Durerar, employé, 686, 128g, 1290.
Durerroy, ter., 144, 705.
Du Pezarr (Claude), jard., 1276.
Dupcessis, ter., 34.
Dupont (Charles), ter., 338, 417.
(Jean), ter., 155.
——— (Louis), tap., 99, 216, 399, 533, 590, 666, 865, 916, 1083, 1092, 1139.
(Louis), dit La Fonraine, inva-
lide, 488, 960.
(Nicolas), gentilhomme ordinaire
de la Vénerie du Roi, 124, 965, 398, 975, 749, 979, 1304.
Dupowr fils (Nicolas), 124, 265, 398, 575,749, 975, 1304.
(Philippe), ter., 62, 95, 97, 98,
employé à la place Vendôme,
prop., 153.
toiseur, 467.
Doüporr, ter., 31.
Durré (Claude), jard., 1241.
(Guillaume), meunier, 50.
——— (Veuve Guillaume), 186.
——— (Louis), voit., 635.
inspecteur, 687, 1079, 1289,
p. et doreur, 334, 435, k76,
soldat et ter., 143, 281, 645,
(Veuve), meunière à Clagny, 321.
Dupuis (François), ter., 34, 47, 64, 91, 95, 142, 175, Lao, 6lha, 645.
inspecteur, 686, 1073, 1995.
tailleur, 638.
Dupuy (Claude), maç., 89.
ou Dupuis (Henry), jard., 49,
(Jacques), marchand de bois,
(Jean), chaufournier, 693, 1074.
——— (Pierre), vidangeur, 907, 1134.
aide-major, 682.
TT Capitaine au régiment pu SAULT,
lieutenant au régiment de la Sarre, 1078, 1079, 1080, 1289,
papetier, 782, 1170.
Dupuy La Morre, 887.
Duruys, doreur, 310.
Eaux bonnes à boire, 1271, 1972. — Voy. Bougival, Versailles, Ville-d’Avray.
sauvages, 12385.
EparD , invalide. — Voy. Evranr.
Ebauchoirs (Fourniture d’), 555, 849, 902, 1061, 1149.
Dupuxs, employé aux bâtiments, 707,
Duquesnay (François), prop., 297.
Duquesxe, manœuvre blessé, 64.
Duranp (François), ouvrier blessé, 734.
(Jean), ser. et taïllandier, 637,
(Suzanne), prop., 157.
(Veuve et héritiers), prop., 269,
glaisier, 276.
scieur de long, 775.
ter., 168, 199, 204, 206, 208,
voit., 53.
Duranio, charp., 6938.
Durant (François), ter., 880.
Durau (Jean), garde des bateaux, 1291.
Durez, employé, 65, 347, 467.
treillageur, 1105.
Duremar, ser., 289, 350.
Duremarp (Denis), prop:, 534, 535.
DureNcé ou pu Rinsé, p., 530, 833, 839, 1056, 1265.
Durocmer (Jean), appareïlleur, 439.
p-. 10, 419, 435, 5ao.
Do Ru (Jean), 77, 107.
Dury, inspecteur, 1073, 1079, 1080.
Dusaurr, banquier, 1207, 1208.
charp. blessé, 494.
Du Saurr (Le régiment), 698.
Do Savrier ou Dusorrrer (Claude), mac.
et ter., 415, 677, 699, 936.
Doris (Pierre), marchand de bois, 1256.
DureL, orfèvre, 4o2, 481.
Du Tuer (Charles), prop., 295.
Duror, mac., 352.
Do Trier, ou Trivier ou ou TRIVIER , garde des rigoles, 483, 710, 722, ho, 952, 1266.
Ébourgeonnage des arbres, 1023, 19295,
Échafauds pour les peintures, 365,430, L31, 521, 882.
pour carrousels, 899, 900.
——— roulants, 1191. ;
ROI
Do Var (Claude), men, 775, 781»
Dovar (Antoine), dit Lamorre , invalide $ 7h, 958.
(Claude), couv., 1205.
7 (François), vidangeur, 211, 343, 345, 853, 466, 564, 580, 636. 639, 757; 894, 1001, 1118, 1189.
jeune, vidangeur, 637.
(Louis), ser. et fondeur, 55, 89, 148, 289, 316, 548.
——— (Michel), ouvrier, 489.
——— (Nicolas), couv., 23, 88, 119, 159, 173, 189, 213, 253, 313, 395, 357, 769.
(Veuve), couv., 108, 325, 509,
(Nicole), prop. 295.
——— (Pierre), prop., 156.
chandelier, 204.
ouvrier blessé, 327.
ter., 448, 607, 880 , 1103.
Dovau (Julien), portier du vieux château de Saint-Germain, 191, 255.
Do Vav (Marguerite, Marie et Germaine), prop., 159.
Dovercer , ter., 606.
Du Vercer (Jean), mac. blessé, 738.
sergent du régiment des Gardes,
Voy. LAuvernay.
Du Verxay (Gabriel), p., 378.
anatomisfe , 102, 291, 237, boi, 509, 540, 781, 7983, 1010, 1019, 1198, 1199, 1200.
Duverxoy (Jean-Francois), maç., 1006.
Duvieno, inspecteur, 1079, 1080, 1290.
Dovivier , travaillant aux cartes, 104.
(Pierre), mac., 146, 285, 340,
L23, Lol, 836, 838.
(François), gr. en méd., 378.
——— marchand, 12041.
—— (M), prop., 38.
ter., 447, 958.
Échalas (Fourniture d’),134, 200,338, 794, 1035.
Échantignoles, 288,547, 548, 844, 1062.
Échelles (Fourniture d'), 308, 228, 279; 285, 351, 353, 369, 471, 554, 555 637, 829, 842, 894, 1121.
Échelles doubles, 1247.
Éclipses, 206.
Écluses, 670, 680, 681, 684, 688.
des sas, 685. ?
Écosse (Voyage en), 1011.
Écritoire (Grefliers de l’), 188. — Voy.
Barzur, Doussor, Mezererz, PERRAULT.
Écrous, 288, 342, 547, 774, 8l4.
Écurie du Roi (Grande), rue Saint-Honoré, 108, 214, 221, 240, 357,543,
Épeuncr (Gérard), gr., 100, 220 , 309,
Eome, ter., 143.
Enmown, dit Crasse, men. — Voy. Grasse.
Épouarn VI (Monnaie d’}, 1201.
Écasse (Jacques), maç., 764, 934,
Égreville (Forét ou pare d’), 1090, 1266,
Égypte (Marbre couleur vert d’), 626.
Électeur de Saxe (Médaille de l’), 1201.
Éléments (Les), tapisserie, 594, 596, 667, 668.
Éléphant (Dissection d’un), 104.
(Planches gravées représentant
un), 784.
Élévation des eaux (Expériences pour l’),
Éusagetu, reine d'Angleterre, agate,
Elébores blancs (Achat d'}, 1025.
Emare, marchand, 228.
Embrasures de roues, 1064, 1065.
Émeraude (Vase de prime d’), 482, 592, 660, 1096.
Émeraudes, 408, 483, 859, 867, 1097.
Émerx (Adrien), dit Despinay, invalide,
(Claude), jard. blessé, 957.
(Pierre), ouvrier blessé, 737.
Émondes des arbres, 584, 1022, 1023,
Émoussage des arbres, 1018, 1217.
Empereur (Médaille de l'}, 1204.
Encre dela Chine. — Voy. Chine.
Encrier d'argent pour la table du Roi,
Enduits pour peindre à fresque. — Voy.
Peinture à fresque.
Enfant, stat., 1176.
Enfants jardiniers ( Les), tapisserie, 590.
Enrroy (Pierre), jard., 1217.
EncunarD (Thomas), ter., 1059.
TABLE. ALPHABÉTIQUE
Enlèvement. de: Proserpine, gravure , 100.
Evoca , organiste. — Voy. HÉNocQ. :
Entretoises, 849.
Entrevoulx (Caisses de bois d’), 1020,
(Planches d’), 1190.
Entrevue des rois de France et d'Espagne,
dans un bassin d'argent, 406.
Épatiques simples et doubles, 1213,
Épernon (Canal d’), 857, 912, 1094, 1075, 1093, 1094, 1145.
(Pont d’), 680, 1067, 1069,1284.
——— (Port du canal d’), 1069.
(Ruisseau d’), 598, 669, 678, 680, 684, 685, 1070, 1072, 1281, 1285, 1289.
Éperon de la digue, 148, 283, 513, 545, 547, 550, 556, 800, 836. — Voy. Seine (Grande digue).
de navire, 94h.
Épinages d'arbres, 505.
Épine blanche (Plant d’), 790, 798, 799: 1029, 1247. :
Épines des routes arrachées, 227, 230.
pour armer les arbres, 200 , 304, hh5,790, 791, 797, 1019, 1247.
Éponges (Fourniture d’), 311.
Épreuves de minières, pierres et métaux,
Équerres pour tenir les glaces, 433.
pour cadres de tableaux, 619.
Érable (Plants d’), 795, 1019.
Ercor ou Erco (Jacques), marbrier et toiseur de marbres, 110, 239, 345, L43, 500,632, 759,761, 998 ,1185, 1186, 1188.
Erwy (Veuve d’Octavien), jard., 49, 107, 38h.
Errarn (Charles), p., 107, 117, 254, 378, 390, 539, 784.
Escarpins pour les gondoliers ; 717, 887.
Esclaron (Forèt d’), 980, 1164.
Escoperches , pièces de bois, 1106.
Escourrier, dit : Lionnois. — Voy. Liox- NOIS.
Escouppes, 563, 760 , 854.
Escritoire (Greffiers de l’), 22, 59, 65, 81, 84.
Eslancourt, 946.
(Logement du s° pe Sainre-CATRE- MINE à), 469, 1212.
(Rigole d’), 673, 674, 860, 912,924, 1155.
Escoy (Sébastien), charp., 675, 925.
se., Aka, 1175.
Esme (Jean), puisatier, 340, 417, k18.
men., 14, 301.
Esmeri (Vincent), prop., 692.
concierge du château de Compiègne, 162, 314, 312, 313, 379,
Esmery (Mathieu), travaillant aux pompes, 288, 554, 1063, 1076.
Voy. p’Espinay.
Esmoxp (Olivier). — Voy. Hémonr.
Esmonn (François), capitaine de charroi, 677; 938, 1137.
Esnauzr, marchand de toiles, 205.
Espagne (Brocatelle d’), 999.
(Cire d’), 1007.
——— (OEïllets d’), 1216.
(La satisfaction d’'), méd., 1194.
Espaliers de muscats, 1035.
Essarts (Aqueducs et rigoles des), 699, 702, 863, 937, 938, 960.
(Chaussée des), 703.
——— (Grange des), 1136.
——— (Garde-rigoles des), 939. (Retenues d’eau au-dessus des), Essertages, 81, 92, 151, 171, 925, D11.
Essieux de fer, 553.
Estampes (Achat d’), 778; 985.
(Impression d’), 244, 779, 780.
(Vente d’), 594, 779. — Voy.
Gravure de planches.
Estang (Bois de l’), 937.
Esrar», piqueur, 686.
Esrienne, entrepreneur, 862, 916, 1032.
Esrranes (Abbé D’), 777.
Estrades de marqueterie, 62, 342,475, 632, 763, 892, 1117, 1187.
Esrrées (Gardinal n°), 374.
(Duc:»°), 107.
Étain (Saumons d’), 634.
(Vaisselle d’), 471. — Voy.
Plomb.
Étang pierré, 339.
Étofles (Achat d’}, 461, 76, 856, 866, 867, 887, 913, 916, 1091, 1095.
brochées d’or, 750, 1086, 1142,
Étrésillonner, 526.
Étriers de fer, 547.
Eure (Rivière:d'}, 764, 862.
Eure (Aqueduc pour amener les eaux de Ia rivière d’) à Versailles, 669, 692, 858, 1070, 1282,1985. — Voy.
Maintenon.
(Carte de la rivière d'), 689 , 691,
(Dépenses et travaux de la rivière
(Dessins gravés de la rivière d’),
Facow, médecin, 221, 501, 781, 1010,
(Appartement de) au Jardm Royal, 502.
Farzzaro (Jean), dit MonrPzaisiR, invalide, 741, 959.
Faisanderie ( La), près Fontenay-e-Fleuri, 580, 661, 705. — Voy. Moulineaux.
Faisanderie à Paris, 751.— Voy. Madrid, Versailles, Vesinet.
Faisans (Grain pour nourrir les), 513, 830, 1055, 19261.
Fazxs ou Fascn, gr. en méd., 777, 1015.
FaLLarzE. — Voy. LE PARMENTIER.
Famille du vieux Palme (La), gravure, 390, 300.
Famizzon , fermier de Trappes, 45.
Fanaux pour le vaisseau et la galère de Versailles, 888.
Farcy, couv., 169.
Farpoizce (Jacques), horloger, 835.
Fasou. — Voy. Fais.
Fascinage (Ouvrages de), 1068, 1075.
Fascines, 148, 285, 286, 290, 470, 681, 684, 928, 1072, 1074, 1075,
Fauconnrer (Jean-Baptiste), 1064, 1254.
Faune, stat., 956, 992, 1175.
(Le Grand), stat., 138.
(Le Petit) de la reine de Suède,
stat., 628, 995, 1178.
de Florence, stat., 1183.
Faussié, employé aux bâtiments, 1289,
Fauvez, mac. blessé, 7309.
Faux (Fourniture de), 463. Faviers (Les), parqueteurs, 632.
Eure (Écluses de la rivière d’), 679, 680, 681, 684, 685, 1067, 1069, 1072, 1079, 1285.
(Gages des employés à la rivière
(Moulins à chevaux et à bras de la
rivière d’), 680 , 681, 682, 690, 692,
(Nivellements de Ia rivière d’),
(Nouveau canal de la rivière d’),
Favreuse (Rigole de), 418, 1154.
Fay (Jean), entrepreneur, 836, 1057,
Fayence. — Voy. Carreaux, Vases.
Fayer ou Fayerre, brodeur, 100, 216.
FayertE (Jacques), ter., 1151.
Fenerse, employé, 685.
Ferrer (Claude), jard., 1240.
(Pierre), jard., 1039.
Feutmren (André), arch. et historien, 102, 106, 107, 117, 118, 237, 239, 251, 252,378, 890, 539, 54o, 567, 729, 782, 784, 967, 1012, 1013, 1208, 1909, 1299.
Félicité ( La) et la Paix, agate, 1202.
Féux, vidangeur, 636.
Fenez (Jean), armurier et ser., 433, 460, 611, 649, 710, 884, 901, 1111,
entrepreneur, 465.
Fenor, employé, 207.
FERANTIN, mac. , 428.
Ferp (Jacques), voit., 646.
Féré (François), voit., Go7.
Féner, prêtre. — Voy. Ferré.
ou Ferrer (Georges), maç., 215,
Feron (Michel), couv., 1048.
(Nicolas), ter., 678, 1068.
nattier, 76, 298.
Ferrann (Catherine), concierge de Saint- Germain, 260, 387.
(Étienne), voit., 1096, 1028, 1913, 1215.
(Jean), voit., 794, 799, 1025. (Nicolas), dit La CHESNAYE, inva-
ROI
Eure (Nouveau lit de la rivière d'}:
(Planche gravée du canal de la
rivière d’), 692.
(Sas de la rivière d’), 1072.
Europe enlevée par un taureau, agate,
Eusraone, charp., 1106.
inspecteur, 1079, 1080.
EvrarD ou ÉparD (Antoine), dit La Tour, invalide, 741, 742, 961.
(Michel), voit., 563.
Exercice des troupes (L'), méd., 1015.
Ferranp , bibliothécaire, 1200.
Ferné (Étienne), voit., 638.
prêtre, 100,217, 355, 533, 767, 1005, 1196.
Ferrier, batelier, 449.
Fers à frettes, 546, 547.
à pieux, 145,146 ,284,548, 549.
corroyés, 146, 284, 548, 843.
d'équipage, 1253.
de scie (Fourniture de), 555.
Fesre, commis aux manufactures, 380.
Fête-Dieu (Tapisseries pour la), 1002.
Fer, p., 586, 664.
Féris (Claude), marbrier, 442.
Feu (RENÉ), jard., 1217
FeuiLrasrRe, ter., 47, 64, 80, 95, 98, 3592. — Voy. LAroREsT.
Feuilles de sculpture mises aux nudités des statues de Versailles, 1116.
Feuizzer, dessinateur, 471.
Feuquières (Régiment de), 1289. — Voy. De Bouvizze.
Feux d'artifice, 94, 327, 610, 638, 639, 641.
Février, voit., 606.
Frar, plombier, 760.
Ficelle (Fourniture de), 148, 286,290, 363, 5o8.
Fiches à la clef à doubles nœuds pour croisées, 1166.
dorées , 435, 620.
Fidélité (La), stat., 627, 994.
Freuser (M. De), 559, 1097, 1144, 1276.
Figuerie de Versailles, 1179.
Figuiers, arbres, 125, 133, 266, 276.
Fil d’archal, 892.
de Richart, 64.
Fil de fer (Ouvrages de), 161, 300, 316, 364, 460, 461, 477, 637, 656, 707, 158, 906, 907, 934, 1048, 12938,
de laiton, 95, 177, 230, 300, 316, 558, 635, 637, 892, 906, 907, 908.
Filérias, arbres, 396, 572, 747, 972,
Fiction, charp., 955.
Fioux ou Frioux (Georges), mac., 530, 835.
Frirer (Le s'), 467, 484.
(Appartement du s°). — Voy. Versailles.
Fizez ou Fizcey, préposé aux bâtiments, 726, 947, 1074, 1079, 1080, 1285,
FiLLON , prop., 1141.
Fiorenrino (Barthélemi), gondolier vénitien, 716.
Firman (Gaspard), employé à Hanche, 1073, 1079.
Fisse, 369.
Flacon de cristal de roche, 588, 665.
Framanp ou FLamen (Anselme), sc., 10, 20, 55, 136, 137, 140,158, 277, 301,303, 336, Al1, 473, 628, 999, 1101, 1114, 1175, 1170, 1188.
FLamanD , charp. blessé, 327.
FLamarin, premier maitre d'hôtel de Monsieur, 3b2.
Flambeaux de cire jaune, 639.
Flammes. —- Voy. Pavillons.
Flandre, 92, 7973, 1214, 1216.
(Bois blanc de), 1010.
(Lauriers de), 1120.
Fléau, 223.
garni de plaques, 75.
Fcequer (Hierosme), dit La LiBertÉ, invalide, 689,742.
Fceuranr (Félix), vidangeur, 580, 1147.
(Olivier), jard., 49, 189, 325, 34h, 454, 719, 941, 1157.
—— fermier de la pêche de l'étang de
la Tour, 1016.
Freurer (Jean), prop., 39, 41.
(Louis), prop., 39.
Fleuret de soie pour cordages, 718 , 886.
FreurimonD (Charles), marbrier, 998.
Fleurs achetées pour les Maisons Royales, 6, 27, 110, 130, 215, 233, 84, 1025, 1026,1027,1030,1213,1214, 1215, 1216.— Voy. Anémones, Chèvrefeuilles, Giroflées, Grenadiers, Jon-
COMPTES DES BÂTIMENTS. — Il,
TABLE ALPHABÉTIQUE
quilles, Juliennes, Lilas, Lis, Myrtes, OEillets, Perce-Neige, Rosiers, Tubéreuses.
Fleurs de lis, 907.
et feuilles de fer-blanc pour les
fontaines.
nuées, 750.
Fueury (Michel), ter., 518, 1151.
cordier, 208, 691.
Fleuves, groupes, 621, 622, 623, 627, 988, 991, 992, 993»; 1178; 1179.
FLore (Georges), historien , 578.
stat., 438, 439, 557, 624, 990,
(Attributs de), stat., 367.
peinture, 1169.
Florence, 765.
(Pierre de), 577.
Florentins travaillant en pierres fines, 09, 216, 354, 532,766, 1004.
Fcormon» , marbrier, 443.
Fuurgau (Philippe), ter., 1147.
Flüteur Borghèse (Le), stat., 439, 622.
Fiy, commissaire des guerres, 682.
Foix (Louis), ser., 305.
Foin (Fourniture de), 280, 4o4, 4o5, 679, 693, 694, 832, 1074.
(Graine de), 849, 909.
Foix (Duc et duchesse DE), 12142.
Fozun ou FozLain, mac., 498, 751, 979,
Fontaine (Claude), frotteur, 368, 369.
(Jacques et François), prop., 88,
Lo.
(Louis), jard. blessé, 494.
(Louis), ter., 360, 805.
employé, 1072.
maç., 191.
vigneron, 202, 226.
Fontaine de cristal, 1088.
d’étain pour sacristie, 1048.
Fontainebleau, h, Lo, 192, 127, 168, 235, 507, 696, 735, 762, 780, 830, 956, 1031, 1090, 1096, 1119, 1262.
allée attenant le pavillon, 746,
allée conduisant à Avon, 748, 974, 1303.
allée d'ipréaux, 115,124, 263, 397, 512,594, 747, 965, 974, 1300, 1303. t allée des marronniers d'Inde, 510.
allée des mûriers, 264, 574,747, 974, 1303.
Fontainebleau, allée des ormes, 269, 396, 572, 746, 972, 1301.
allée du Ghenil, 262, 396, 572,
allée du pourtour du jardin des
Pins, 746, 972, 1301.
allée nouvelle des pins condui-
sant à Avon, 1303.
allée royale et allée solitaire, 122, 262, 396, 572, 746, 972, 1301.
allées et palissades, 115, 122, 193, 194, 246, 247, 262, 263, 264, 265, 395, 396, 397, 572, 574,746, mh7, 748, 749, 972, 974, 1301, 1302, 1303, 1304.
appartement de la maréchale De RocuEFoRT, 827.
appartement de la Reine mère,
appartement de M*° la Dauphine,
appartement de M"°nE MAINTENON , 995, 1051, 1052, 1258, 1962.
appartement de M. pe CHÂTEAU-
NEUF
appartement de M. pe Croissy, 83, 84, 90.
appartement du Surintendant,
aqueducs, 826, 1050, 1052, 1255, 1259, 1260.
basse-cour des cuisines, 125,
bassins de la grande prairie du
parc, 829, 1050.
— bateaux, 105, 116, 246, 247, 264, 382, 397, 398, 496, 747, 748, 018, 965, 973, 979, 1051, 1144, 1300, 1302, 1304.
beffroi de l'église et paroisse,
berceau de muüriers, 397, 574, 749, 974, 1308.
(Bois Bréau, près), 8341, 1053;
bois Garnier, 12509.
bosquets de la garenne, 1260.
canal (grand), 1259, 1260.
canaux et étangs, 115,116,193, 194, 247, 262, 263, 265, 396, 397.
IMPRIMERIE NATIONALE
Fontainebleau, carpes et cygnes, 116, 124,943, 265, 371, 398, 513, 575, 722,749,953,954, 965, 975,1144, 1261, 1300, 1304.
carré d'eau, 512.
——— carte de la forêt, 241.
chambre de la Reine, 763, 999.
chapelle, 83, 91, 759.
chancellerie, 1257.
Charité d’Avon (Religieux de l’hô-
pital de Îa), 116, 124, 168, 964,
Charité (Jardin de la), 371,
——— Charité (Réservoir de la), 510, 829, 873, 918, 938, 1050, 10538, 1256, 1259, 1260, 1300, 1304.
château d’eau, 83.
chaussée de Boïsar, 1272.
chaussée de l'étang, 1053.
-chemin de Chailly, 510, 736,
chemin de Paris, 826, 1050,
nn ot
chenil, 80, 84, 94, 116, 122, 198,124, 262, 263, 265, 371, 305, 396, 398, 572.574, 575,746, 7h9, 972, 974: 975, 1301, 1308, 1304.
cimetière, 1260.
citernes et regards, 115, 193, 397: 574.
cloches, 997.
corps de garde suisse, 827, 1256.
cour de l’Ovale, 122, 395, 572, 972: 1304.
cour du Cheval Blanc, 116, 125, 265,266, 382, 399, 497, 570, 576, 789, 749, 828, 831, 918. 965, 975,1144, 1300, 18304, 1305.
cours, 1054, 1260, 1300, 1304.
cygnes. — Voy. Carpes.
dépenses du château, 80, 81-83, 84, 88, 89, 90, 92, 93,04,.95, 96, 178, 184, 239-241, 302, 307, 308, 370-372, 453, 465, 469, 47o, 489, 496, 509-513, 826-831, 917, 998, 1050-1055; 1096, 1255-1263.
eaux, 489, 737, 739, 740, 826, 1052, 1053, 1096, 1144, 1964.
écurie (grande), 831.
écuries, 829.
écuries de l’hôtel du Maine, 584,
Fontainebleau, écuries de la Reine, écuries de la Vénerie, 80, 83, 84, 94, 170.
——— écuries de M°° la Dauphine, 93,
écuries du Chenil, 1257.
écuries du Roi.et de Monseigneur, 372, 827, 1051, 1257, 1260.
ermitage Saint-Louis, 371, 512.
espaliers du parc, 240, 511.
feu éleint dans la forêt, 512.
——— fontaine Belle-Eau, 512, 1259.
——— fontaine de la Granderie, 572.
fontaine de la prairie au long du canal, 929.
fontaine de l'Étoile, 1259.
fontaines, 247, 263, 392, 496, 510, 563,568, 572, 574, 706, 780, 749, 826, 918, 965, 1144, 1150.
forêt, 293, 371, 492, 880,1052, 1054, 1972.
fronton au-dessus de la salle de comédie, 83.
gages des officiers, 7, 105, 106, 119-116, 119, 122-196, 246, 947, 261-266, 381, 382, 394-400, 496h97, 571-576, 721, 780, 745-750, 873,917-918, 964-965, 1053, 1144, 1270, 1271, 1299-1300.
——— galerie des Réformés, 1258.
garennes détruites dans le parc,
geôle, 168, 826.
glacières, 81, 83, 94, 240, 372,
horloge, 116, 1926, 241, 247,
266, oo, 513,576, 750, 965, 976,
hôtel d’Albret, 105, 115, 116, 123, 240,241, 246, 247, 263, 965, 382, 396, 397, 399, 496, 573,575, 739, 747: 749, 918,965, 973, 975, 1144, 1300, 1302, 1303, 1304.
—— hôlel de Ferrare, 123, 263, 397, 573, 749, 973, 1303.
——— hôtel de Foix, 4145, 1912.
—— hôtel des Religieux, 123, 263, 397; 749, 974, 1303.
—— jardin de la Conciergerie, 115, 123, 247, 262, 396, 573, 747, 965, 973, 1300, 1302.
ROI
Fontainebleau, jardin de l'étang, 105, 115,246, 247, 262, 308, 381, 396, 496, 572,789, 746, 918, 965, 972, 1144, 1300, 1301.
jardin de la fontaine Belle-Eau,
— jardin de la fontaine de la Granderie, 115, 247, 269, 372, 396,739, 746, 965, 972, 1300, 1302.
TT jardin de l'Orangerie, 512, 572,
jardin des Pins, 129, 123, 247,
jardin de la Reine, 193, 247,
jardin du Maïl, 739, 918, 966,
jardin du Roi, 247, 512, 965.
jardin neuf, 263, 974, 1300,
jardin potager et fruitier, 115, 246, 247, 268, 397, 573, 722, 749, 953, 965, 974, 1144, 1261, 1300, 1302, 13038.
—— jardius, 243, 262, 379, 51,
jeu de paume couvert, 263, 397,
la Coudre, 124, 263, 307, 397,
parc, 372.
logis de la Fontaine, 124, 264, 398, 576, 748, 975, 1304.
mail, 105, 115, 123,246, 247, 263,382, 397, 496, 574, 749,974, 1300, 1303.
maison dite de la Vieille-Poste, 4,
Lo.
maisons acquises pour le Roi, 536, 584, 663.
maîtrise, 261, 395, 571, 572, 746, 972, 1301.
manège, 94.
ménagerie, 739, 918, 1144:
nivellements, 462.
————"orangerie, 89, 95, 106, 115, 123, 125, 247, 262, 263, 273, 379, 396, 397, 398, 410, 483, 505, 512, 560,572, 573,720, 746, 747, 748, 749, 853,911, 952, 965, 972,973,
lavoir public derrière les murs du‘
Fontainebleau, Ovale, 269, 746.
palis de la forêt, 171, 239, 240, 241,943, 245, 268, 308, 370, 371, 372, 382, 399, 509, 510, 511, 12, 829, 830, 965, 1053, 1055, 1259, 1260, 1261, 1262. .
parc, 116,124, 265, 372,399, L97, 504,511, 512, 513, 576, 796, 830, 831, 918, 975, 1095, 1053, 1144, 1259, 1260, 1300.
parquets de la forêt (les sept), 511, 513, 721, 724, 826, 830, 831, 954, 1050, 1059, 1053, 104, 1055, 1955, 1959, 1261, 1262, 1973. 1276.
parterre du Roi appelé le Tibre, 105, 115,122, 246, 261, 262, 263, 381, 895, 397, 496, 572, 574,789, 746,747, 917,918,972,974, 1144, 1300, 1301, 1303.
peintures à fresque et à huile. — Voy. Dusois (Jean).
pépinière, 371, 511.
Pères de la Mission, 6, 7, 104, 110,199, 132, 234, 235, 270, 273, 373, Lo5, Lo7, 481, 482, 588, 597, 665, 668, 826, 875, 915, 1090, 1097, 1142.
regard de la Madeleine, 1260.
réservoir d’Avon ou de la Charité.
— Voy. ci-dessus Charité.
——— rondeau ou grand rondeau, 262, 395, 572, 746, 972, 1801.
route de Chaïlly. — Voy. ci-dessus
chemin de Chaïlly.
route des environs des Feuillars,
routes pour la chasse, 81, 83, ah1, 371, 372, 511, 519, 5138, 829, 830, 831, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1259, 1260, 1261, 1262.
rue de l’abreuvoir, 371.
——— salle de billard, 1958.
——— salle du bal, 370.
——— surintendance, 83, 105, 116, 171, 246, 265, 382, 399, 496, 576, 739, 749, 826, 827, 828, 918, 965, 975, 1050, 1051, 1052, 1144,4955, 1956 ,1257, 1258 ,1263, 1300, 1304.
— tabernacle de la Belle Chapelle,
La
TABLE ALPHABÉTIQUE
Fontainebleau, terrasses, 107.
Trinité (Religieux de la), 116,
vénerie, b, 80, 81, 246, 265,
1304. — Voy. Chenil.
volière, 124, 125, 264, 575, 749, 975, 1304.
Fontaine-Laguion, 683, 694, 1073.
(Gimetière de), 679.
(Pont de), 679, 1069.
Fonraxce (M°° De), 54.
(Gabinet de M°° ne) à Saint-Ger-
main, 75.
(Médaille de M"* »E), 466.
Fonte de statues, 564, 757, 774, 775, 957; 996, 1187. — Voy. Arsenal.
Fonrgzce (François), se., 10, 15, 90, 23, 59, 64, 139, 140, 158, 163, 180, 181, 197, 208, 204, 205, 207, 278, 279, 314, 315, 317, 335, 347, 438, 463, 472, 616, 617, 890, 891,
Fontenay, p. de fleurs, 138, 177, 366,
Fontenay-le-Fleuri, 580 , 582.
(Terres acquises à), 295, 296,
Fonreny, notaire, 78.
Fontis, 72.
FonrvieLe (Pierre), men., 55, 87, 180, 194,293, 350, 359, 430, 473, 514, 648, 769, 833, 920, 1006, 1243.
Fona (Isepo), charp. vénitien, 457.
Forger (François), voit., 1231.
Forcoy, fontainier, 759, 1002, 1190.
(Veuve), 1189.
Forprin (Alexis), ser., 12, 18,21, 24, 62, 69,70, 91, 133, 135, 164,195, 231, 298, 300, 301, 300, 313, 315, 365, 434, 521, 548, 595, 598,613, 802, 817, 866,902, 920, 922, 1045, 1062,1110,1244, 1952.
(François), ser., 314, 611, 650,
(Veuve Jean), ser., 91, 305.
Forez (François), 1097.
Force (Louis), prop., 45.
Forcrau, invalide, 487.
maç., 415, 697, 853, 909, 930.
Forgeau (Aqueduc de), 947; 9b9,
Forme (Balthazar), charp., 956.
ee ———————— —“—— © ——————
Formes en tapisserie, 1089, 1092, 1096, 1139, 1140.
Formonr (Pierre), banquier, 5, 112, 239; 271, 318, 326, 374, Lol, 469, 563, 594, 718, 794.
(Veuve), 594, 667, 795.
Fort (Jean), dit Lronnoïs , charp. blessé,
mac. blessé, 496.
Former (Gilles), prop., 4o.
marchand, 564.
se., 278, 476.
Fosse (Jacques), calfat, 30, 187, 392, 457, 715, 943, 944, 1159, 1274.
Fosses d’aisances, 302, 296,298, 344, 345, 347, 349, 350,351, 353, 362, Lh7, kho, 459, 466, 636, 637, 639, 656, 658, 757, 805, 894, 898, 906, 907, 1001, 1048 ,1119, 1134, 1189,
Fosses-Reposes (Bois des), 931, 1098, 1136, 1146.
Fosser (Marie), voit., 847, 850.
Fossrer (Daniel), garde du magasin des marbres et des démolitions, 50, 79, 119,120, 164, 177, 206, 209, 219, 245,253, 254, 328, 391, 392, 49o, 559, 568, 569, 691, 721, 730, 731, 758, 865, 885, 953, 969, 1000, 1010, 1188, 1271, 1297.
fils, employé à conduire les figures de marbre, 1273.
Fouserr (Jacques), chargé des cygnes, 107, 246.
Foucauzr, dit Sainre-Manre, préposé aux bâtiments, 486, 4g4k, 727, 1222.
(Simon), invalide, 741.
(D), prop., 4o.
Foudre et le caducée (Le), médaille,
Foulerie, 856, 914.
Focquer ou Fouques (Charles), ter., 168, 199, 304, 337, 349, 448, 605, 606, 645, 878, 897, 898, 1103, 1124.
élève peintre, 726, 950, 951,
entrepreneur, 1255.
Foursé (Jacques), dit Sans-Soucy, invalide, 742.
Fourcroy (Jacques), fontainier, 291, Fourçeau, ter., 446.
Fourmis (Enlèvement de), 957.
1 Fournan (Jean), mac. blessé, 1277.
Fourneaux de laboratoire, 1011.
Fourxer (Charles), charp., 545, 554,
limousin blessé, 740.
Fournier, p. en bâtiment, 344.
(Pierre), voit., 505.
ter., 1052, 1260.
(Veuve), prop., 156.
Fourquoy, épicier, 466, 639, 887.
Fours à chaux, 679.
Fourvize (Veuve), 46.
Foussy (Claude), 822.
Foy, mac., 306.
Foyers de marbre, 442, 631, 891, 997, 998, 1185, 1186, 1233.
Franz (Louis), prop., 41.
(Valentin), 840.
Frapes (Jean), jard. et voit., 27, 28, 35, 49,58,72,73,75,8h4,105,107,111, 147, 149, 165, 205, 225, 944,946, 28h,.302, 360, 362, 381, 498, 506, 917, 544, 791, 798, 804, 812, 837, 921, 956, 1019, 1027, 1028, 1029, 1034, 1039, 1057, 1058, 1915, 1221, 1930, 1931, 1238, 1950,
(Robert), jard. et ter., 293, 804,
FRAILLON, employé à la rivière d’Eure,
FRAISSENET . où FRAISSENS,
FRALoN (Jean), ter. — Voy. FrasLon.
men, 171;
FrancaRD, ter., 491.
Francanr (Francois), p., Go, 61, 62, 139, 212, 306, 889.
Francfort, 1281.
Franche-Comté, 558.
FRANGHEVILLE, sC., 409.
FRaANGINES (François), intendant de la conduite des eaux et fontaines, 119, 121,253, 204, 255, 392, 568, 569, 730, 731, 969, 1294, 1297, 1298.
GaBriEz (Jacques), mac., 0208200) 118,134, 191, 192, 252, 305, 330,
(Jean), dit La GARENNE. — Voy.
La GARENNE.
(Maurice),
entrepreneur, 64»,
FRANCLIEU
Frances (Pierre), ingénieur pour le
mouvement des eaux et fontaines, 115, 119,120, 193, 247, 254, 263, 392, 397 493, 568, 574, 730, 749, (Pompes du s'), 53, 57.
où DE FRANCLIEU, inspecteur à Buc, 709, 723, 946, 949, 950, 1016, 1154, 1211, 1267, 1268,
Francoœur, appareilleur, 64, 330, 424.
(Pascau, dit). — Voy. Pascau.
François (Jean), prop., 153, 297.
(Jean), sc., 12, 136, 178, Lhs, 516, 623, 803, 989, 1175.
(Jean-Baptiste), voit., 518.
(Joseph), 525, 810, 811, 1047.
(Louis), mac. ou ter., 283, 416, 670, 923, 924, 1153.
(Nicolas), dit La Francmise. — Voy. La Francuise.
(Pierre), orfèvre, 342.
glaisier,
directeur de la compagnie du Sénégal, 4, 111, 268, 269, 373.
marchand, 545.
Frange (Fourniture de), 759, 914.
Frascon (Jean), ter., 448, 471, 509,
Frasser (François), ouvrier en pozzolane,
Freins pour moulins, 467, 939.
Frémauzr (Louis), marinier, 1065.
Fnemeny, sC., 1170.
FREmN, marchand épicier, 888.
FRenon (Marc), paveur, 848.
Fréquanr, piqueur à Chambord, 739.
Frère (Louis), charron, 471.
FRescon (Marc), ter., 422, 1086.
Fresne (Piant de), 790, 796, 798, Fresque (Peinture a). — Voy. Peinture.
GaBriEL , employé au Parc-aux-Cerfs, 1158.
Gaconn, ferblantier, 62, 92, 165, 168, 184, 190, 207.
Fresques (Sable pour faire les), 524, 596.
Fret de navire, 594.
Frétillaires, fleurs, 1216.
Frettes de fer, 147, 288, 291, 843.
Frévache (Sas double de), 687, 1078.
FrianD, dessinateur, 690.
Fribourg (Ville de), méd., 1014.
Frizé (Robert), dit La Brancxe, invalide, 488, 737, 741.
Friquer, sc., 620.
FRIQUET DE VAUROZE, p., 91, 117, 170, 251, 495, 567, 729, 967, 1295. Frizure ou bouillon d’or, 1191.
Froman (Jacques), dit Le Bourevrexon, ser., 711, 1140.
Fromenr, employé, 689.
Fromenrin (Étienne), jard., 796.
FRosne, FRAUNE ou FREsnE, employé à la place de l'hôtel de Vendosme, 467, 485,726, 735, 947, 949, 950, 1267, 1268, 1969.
Fructus belli (Tapisserie des), 772, 985.
Fumier (Achat et fourniture de), 24, 27; 80, 140% 111,1 174, 194, 909, 206, 207, 208, 211, 215, 257, 208, 276, 280,323, 353,372, 385, 7uu, 793, 79h, 795, 796, 820, 899, 1091, 1023, 1047, 1106, 1221-1299, 1997, 1281, 1273, 1976.
(Grand), 280, 323, 325, 340, 843, 507, 712, 792, 94o, 1028, 1030, 1197, 1222, 1293.
de pigeon, 1222, 1296.
de vache, 796, 1028, Furer (Thomas), ser., 162, 211, »19, 313, 306, 377.
Fuorsremserc (Prince DE), 1093, 1285.
Fuseaux, 692.
Futaie (Bois de haute), 154, 297, 378, 560, 561, 1093.
Futailles, 233, 505, 1026, 1028, 1227.
Fuzezter, tap., 351.
Gacoin (Veuve), 190, 312, 327.
GarrarD (Albert), employé aux bâtiments, 949, 950, 1268, 1269, 1270.
Gages d'officiers, 29-31, 103-107, 113- 196, 128, 241-266, 268, 319-322, 379-400, 183-198, 193, 565-576,
RE OS
Ganay (François), tonnelier, 553.
Gaïçxé (Henri), tonnelier, 1065.
Gaïene et sa femme, prop., 158.
Gaienon (Nicolas), manœuvre blessé,
GarzzarD (Jean), dit MonrPLAISR , invalide, 488.
soldat, 640.
ter., 878, 881, 898.
(Veuve), vitrière, 22, 57, 88.
Gaior (François), jard., 782.
employé, 1079, 1080.
GazBa, sardonix, 856.
Galère (Vases de cristal en forme de), 591, 1087, 1090, 1142.
Voy. Versailles (Canal).
Gaun (François), ter., 712.
GazioT, men., 771.
Galiotes pour Versailles. — Voy. Versailles (Canal).
(Soldats des trois compagnies des), 641.
Gazzan (Antoine), orientaliste, Ag2, 777: 861, 914, 1200.
——— (François), prop., 153.
(Jean Dames, dit), chargé des
carpes et cygnes de Fontaineb'eau,
(Héritiers), 1261.
Gallardon (Ganal ou ruisseau de), 591, 598, 666, 669, 678, 684, 685, 862, 863, 870, 1067, 1068, 1069, 1070, 107D, 1089, 1093, 1145,
(Carrières de), 687, 1082, 1289.
——— (Pont de), 1069, 1071.
(Port de), 1068.
GaLLÉ, prop., 45.
Gauierz (Jacques), ter., 676.
GazxzioT, soldat et ter., 909.
Gazusse (Francois), limousin blessé,
GazLois (L'abbé), écrivain, 102, 237, 537, 782, 1012, 1200.
Gallye où Galy, 151, 343, 427, 583, 658, 698, 709, 793, 933, 948, 1017. — Voy. Tire.
(Avenue de), 150, 1023.
——— (Grille de), 1136, 1219, 1925.
(Ferme de), 580, 661, 698,700,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Gallye (Pépinière de), 29, 201, 1215, 1925, 1296.
(Ruisseau de), 704.
(Seigneurie de), 158, 4o7, 482.
Gazois, notaire, 384, ho1, 4o3, 471, 489, 498, 578, 598, 668, 733, 853, 955, 1086, 1190.
Gazon (Guillaume), 30.
Gazreau (Jean), dit LassURANCE, mac.,
Gawarr, fondeur, 632.
Ganeron, valet du duc DE CRÉQUI, 1275.
Ganer, aide-major des compagnies des galiotes, 641.
GanymËne, stat., 438, 621.
GarauLr, charp., 1107.
Garches (Bois de), 1098.
Garon (Antoine), prop., 694.
Garcy, doreur, 111.
Garve (Claude), marchand de bois,
Garde-meuble du Roi, 7953, 757, 865, 874, 1089, 1092, 1168.
GaREau, ter., 1147.
Garennes. — Voy. Fontainebleau.
Garenn, marchand de boucles, 888.
Garçor (Antoine), paveur, 848.
Garnier (Benoit), dit Descnamps, invalide, 741.
(Jacques), ter., 476.
(Louis), jard. à Marly, 491, 525,
(Louis-Clément), jard. au Roulle,
(Pierre), paveur, 530, 835.
—— prop., 41, fo.
se., 137, 4h14, 956, 1974.
Garreau (Michel), prop., 154.
GarriGue, marchand de tableaux, 870,
GarriGugs (Paul), garçon de laboratoire,
Garsau (Claude), charp. de bateau,
Gascoix. — Voy. Gacoin.
Gascon (Didier), marchand de bois, 980,
Gassé (Comte et comtesse DE), prop.,
Gasringau, marchand de bois, 681, 1075.
Gaston D'ORLÉANS, méd., 542.
Gargpors (Veuve). — Voy. Gozer.
GATÉE, prop., 41.
Gâtine-Saint-Germain (La), 692.
Gâtines (Rigoles des), 860.
(Village des), 487.
Gaupar (Michel), charp., 956.
Gauper (Charles et Jean), prop., 154,
pécheur, 852.
(Veuve), meunière, 50, 186,
Gaunin, prop., 43. Gauir (Claude-François), mac., 769.
Gaurarp (Roch), marchand de fumiers, 1098, 1031, 1220.
concierge de l’hôtel des Ambassadeurs, 732, 954, 971, 1299.
préposé aux bâtiments, 486.
Gaules (Fourniture de), 927, 928, 1286.
Gautier (Jean), charbonnier, 806.
Gaumonr (Simon), débardeur, 821, 850.
GAURAY, Men., 17, 94, 02, 177: 179, 194, 207, 209, 300, 302, 303, 306, 342, 475, 900.
Gautaeror, charron, 1164.
Gaurarer, marchand d’étoffes, 866, 910.
Gauthier (Üe), 543, 580, 836, 837, 847, 8h9, 852, 868, 921, 1057, 1058, 1064,
Gaumer (Veuve Claude), 1231.
(Hugues), ter., 552, 839, 910.
(Jean), marchand de charbon. —
Voy. GAuLTIER.
(Nicolas), ter., 839, 1052.
entrepreneur, 826, 1050, 1255.
Gauvé, voit., 762.
Gaves (Nicolas), ser., 565, 769, 1205.
Gavray, men., 649.
Gaxor, marchand d'acier, 758, 775.
marchand de soie, 533, 750, 765, 1004, 1005, 1196, 1197.
GeLzé, voit., 705.
Genprier (Denis), paveur, 375, 529,
Gênes, 722, 1210.
(Damas de), 887.
Jfoudroyée, méd. 785, 1193.
——— (Marbre de), 128, 233, 271, 585, 664.
(Orangers envoyés de), 560, 561,
( Port de), tab., 620.
(Velours de), 750, 1191.
Gexesr, tàächeron, 740.
GewriL (Jean), marchand, 805.
Genry (Noel), couv., 1074.
chandelier, 287, 553.
piqueur, 686.
Genuyr, inspecteur, 471, 485, 494, h95, 726,736, 946.
Gsorrroy (Gilles), garçon papetier, 1274.
ser., bo2.
Georçes (Jacques), dit La VioLErTe, inva- (Noel), poseur, 425.
——— (Simon), ter., 791.
portier de la basse-cour du Palais- Royal, 744, 963, 1299.
GEORGES DE Spa. — Voy. D'Espa.
GÉRARD
(André), coutelier, 502, 1010, fils (André-Guillaume), coutelier, (Denis), maç., 379, 544.
——— (René), sc., 178, 308, 996.
charretier, 68».
- orfèvre, 577, 660.
GérarDiN, élève sculpteur, 726, 950, 951, 1266.
GERBILLON, jésuite, 579, 660.
Genric (Jean), dit La Rose, invalide, 7h.
Gen (Michel), joaillier, 1087, 1441.
Germain (Claude), mat., 944, 1159.
(Veuve Claude), prop., 46.
——— (Veuve Jean), prop., 46.
(Louis), jard., 27, 28, 54, 85, 103, 104,105, 110,148, 149, 191, 206, 215, 244,999, 293, 304, 3a3, 343, 344, 345,360, 380, 493, 508, 725, 789, 951, 956, 1019, 1216, 1971, 1274.
(Dom Michel), bénédictin, 1008.
—— (Pierre), orfèvre, 272,973, 294, 374, 375, 399, 4o1, 403, 405, 480, 481, 482, 579, 585, 596, 663.
(Veuve), 584, 596, 660, 663, 667, 756, 787.
charp., 77, 361.
chaudronnier, 323.
inspecteur, 49.
portier du Coursda-Reine, 563, 569, 731, 969, 1298.
ter., 368.
vidangeur, 77.
(Veuve), chaudronnier, 1227.
Germanicus (Apothéose de), agate, 483.
Germonval, 856, 914, 1082.
Germonval (Carrières de), 1082.
Gervais (Charles), portier du pare de Fontainebleau, 116, 125, 265, 399; 576, 965, 975, 1300.
(Veuve Charles), 749, 975, 1305.
——— (Jean-Baptiste), artificier, 327, —— (Louis et Michel), ter. ,768,1943.
—— (Michel), ser., 22, 60, 68, 88, 89, 188, 213, 291, 324, 325, 359, 515, 547, 613, 1198, 1929.
bourrelier, 679.
médecin des bâtiments ,106, 9246, L89.
voit., 881.
GEnvEAU, tourneur, 907.
Gerzer (Christophe), Suédois, 1129.
GEszin où Guéun, p., 587, 598, 665, 669, 773.
Gessé, marchand de bois, 637.
Geurrroy, marchand de bois, 681.
Geurinière (Aqueduc de la). -— Voy. Guérinière.
‘| Guirr (Jean), marbrier, 12, 13, 137,
——— (Veuve), 631, 803, 997, 998, Gran, glaizier, 289, 368.
Grau, invalide. — Voy. Gior.
Gisor ou GiBEAux, marchand de sable, 211, 448.
Gisou ou Grmon (Jean), voit., 527, 891.
Grerre (François), manœuvre blessé, Girrarr, marchand de paille, 676.
Giçar, de Stockolm, 1119.
Gizserr (Jacques), carrier blessé, 495. charp. blessé, 326.
employé à écrire l'explication des médailles, 954.
Gizzay (Antoine), 1075.
Grue (Nicolas), ouvrier, 520.
Grecs, ouvrier blessé, 72.
Guer (Jean), charp., 1251.
—— piqueur, 686, 1078, 1079, 1080, 1289, 1290.
plombier, 174.
Grzcor (Simon), men., 983, 1171.
Gior (Simon), dit La Viozerre, invalide employé aux avenues, 960, 1278.
Girandoles d'argent, 272, 994, 374, hoo, ko7, k80, 482, 589, 665.
——— de bronze doré, 466.
Grrarp (Veuve André), plombier, 80,
ROL
83, go, 107, 116, 123, 241, 247, 263, 308, 397, 510, 573, 749, 828, 964, 974, 1052, 1258, 1300, 1303.
Gran» (Toussaint), marchand de paille, 635, 1076.
marchand de chevaux, 679.
sc., 54, 81, 82, 83, 89, 90, 99, 96, 136, 137, 278, 376, 476, 530.
——— ter., 1260.
vitr., 88.
GirarDin (Edme), men., 558.
(Félix), dit Boureuienon ou Le Boureuienox, charp., 16,23, 56, 89, 92, 97, 169, 184, 189, 193, 203, 204, 209, 213, 300, 304, 319, 325, 331, 343, 346, 347, L29, 6o8, 647, 881, 882, 1106.
ambassadeur à la Porte, 1200.
Gimarpon (François), sc., 11, 16, 20, 63, 83, 90, 91,118, 137, 163,165, 169, 175, 182, 197, 201, 252, 310, 313, 314, 317, 335, 349, 352, 390, 439, 4h14, 478, 567, 615, 619, 621, 622, 631, 654, 729, 967, 987. 988, 993, 1002, 1176, 1181, 1190, 1296.
Girasol (Tasse de), 1089.
Girauzr (Jean), couv., 78.
maç., 360, 415, 670.
prop., 535.
GiRtER, fondeur, 319, 326, 586.
Giroflées doubles (Achat de), 206, 796, 1025, 1030, 1214, 1915, 1216.
GirranD (Daniel), arch., 107, 239, 378, 539, 784, 1018.
Glaces de miroir (Fournitures et manufactures de), 57, 78, 111, 139, 306, 307, 309, 316, 326, 351, 405, 460, 461, 468, 469, 501, 640, 660, 762, 778; 894, 1009, 1118, 1262.
rompues, 74, 805.
Glacières, 79, 338, 341, 710. — Voy.
Clagny, Fontainebleau, Marly, Satory, Trianon, Saint-Germain, Versailles.
Glaçons en sculpture, 278, 441, 476, 618, 619, 659, 890, 994, 1184.
Glaise (Ouvrages de), 31, 32, 34, 35, 56, 58, 66,92, 140, 147, 159, 170, 171, 179, 199, 282, 276, 289, 290, 304, 338, 344, 35a, 445, 446, 4lo, 523, 525, 528, 550, 551, 556, 606, 644, 697, 698, 701, 706, 736, 809, 810, 814, 812, 813, 820, 878,879, 898, 908, 922, 929, 931. 1102,
Gland (Semis de), 29, 53,73, 81, 84, 113, 149, 151, 201, 295, 238, 239, 293, 294, 371, 451, 505, 506, 508, 511, 512, 789, 790, 793, 794, 795, 797; 10923, 1024, 1027, 1028, 1029, 1054, 1171, 1225.
Glatigny, avenues, 28, 64, 154, 161, 167, 305, 506, 790, 1022.
conduites, 699, 935.
eaux, 1145.
ferme, 68.
jardin, 3, 51, 69, 127, 189.
manège, 16, 68,
—— ménagerie, 1641.
réservoir, 68, 701.
Glisolles, LoQ.
Glizières (Les), 157, 295, 297.
Gloire (La), tab., 772.
Gzuc, teinturier, 1197.
GoBarze, marchand de méd., 1008.
Gobelet d’agate, 875.
de jaspe vert, 860.
Gobelins (Manufacture des), 3, 98-100, 103, 117, 133,173, 210-247, 285, 251, 800, 307, 313, 303-356, 890, ho2, 477, 502-503, 531-533, 559, 562, 566,582, 729, 758, 707, 798, 165-769, 782,967, 1008-1005 ,1194- 1198, 1271, 1295.
(Atelier du s° Corsveaux aux),
(Grande citerne des), 768.
Goserr, intendant et ordonnateur des bàtiments, 117, 250, 389, 469, 565.
niveleur, 564.
Gobetages, 927, 1193, 1156. — Voy.
Regobetages,
Gosin (François), maç., 1235.
(Michel), magç., 1234.
mac., 70.
Gomnarr (Héritiers d'Élisabeth), 38.
Go» (Jean), ter., 1240.
Gopart (Gabriel), employé, 1286.
(Raoul), chaufournier, 369.
ingénieur, 345.
prop., 42.
—— sergent de la compagnie de Vizce- DIEU, 724.
vitr., 214, 3ab, 434, 47h, 654, 671, 1154.
Goperroy (Michel), chirurgien, 148, 289, 554, 1254.
(Nicolas), tonnelier, 1134.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Gopernoy, briquetier, 287
gardien des titres de la Chambre
des Comptes de Lille, 7, 109, 129,
marchand de bois, 680,
marchand de méd., 777.
Gopgcxow, dessinateur, 690.
Gonrqu (Veuve), sc., 21, 137, 196,
Goper, garçon fontainier, 1158.
Godets de moulins, 18, 163, 348, 354, 711, 939.
Gopiexox (Claude), men., 1276.
(Mathieu), ser., 12, 18, 21, 62, 169, 194, 195, 209, 275, 298,308, 311,333, 349, 350, L10, 411, 433, 901, 926, 933, 1109, 1127.
Gonie (Alexandre), dit La Vazxée, ter., 1155, 1279, 1280.
Gonmer, 418.
Gozrex (Pierre), dit LA SALLE, concierge du pavillon du Val, 114, 249, 260, 387, 745, 964, 1203.
portier de la porte du pare de Saint-Germain, 115. 249, 260, 387, 745, 964, 1293.
Gomor (Jean), prop., 534.
Gorrow, imprimeur en taille-douce, 148, 244, 252, 390, 465, 567, 729, 779, 968, 1007, 1190, 1296.
Go (Pierre), ébéniste, 190, 326, 470,
Gompaucr (Jean), vitr., 1167.
(Nicolas), jard., 1030, 1272.
Gomoy (Antoine ou Claude), tourneur, 761, 1002. — Voy. Gounor.
Gonards (Bois des). — Voy. Gouhars.
Gonpanr, charron, 285.
GonDET, sC., 1072.
Gondoles. — Voy. Versailles (Canal).
de jaspe, 1089.
Gondoliers vénitiens, 8, 30, 49, 110, 131, 188,234, 322, oo, 457, 481, 561, 580, 640, 661, 716-718, 725, 787; 853, 911, 944-945, 1016, 1083, 1139, 1160-1161, 1214.
(Habits des), 717, 887, 888.
Gonpy, taillandier, 684.
GoncuezserG ( Compagnie suisse de). 496, 7h.
Gonnor ou Gowop, ter., 36, 47,61, 89, 95, 98, 142, 280, 283, 288, La3, 701, 930, 1147,
Gonrier, employé aux aquedues, 148, 360, 362, 368, 369.
Gord (Droit de), 153, 4o2, 480, 481.
Gorée (Île de la), 236.
Gorgr (Veuve), prop., 786.
Gosseun, armurier, 93, 94, 119, 253, 391, 568, 730, 968, 1296.
inspecteur pour recevoir le fer et le plomb, 688, 1079,1080, 1289,
Gosser (Isaac), ter., 814, 839.
(Jean), ter., 525.
dit La Fortune, invalide, 960.
Gorrerray (Pierre), ouvrier, 823.
Goudrons, 75, 146, 208, 284, 289, 350, 466,552, 553,554,559, 639, 682, 719, 762, 847, 887, 1003, 1065, 1066, 1189.
Gouer (Nicolas), ter., 371, 511, 830, 831, 1054, 1260.
Gourrier (Élie), ter. 673, 674, 925.
Gowiox (François), charp., 560.
employé aux toisés, 485, 726, 734, 807, 946, 949, 950, 1267, 1268, 1269.
Goujons de cuivre, 886, 1187.
de fer, 928.
Gouxrer (Joseph), ter., 1239.
Gouzon. — Voy. DEscouzcons.
Gourdes (Terroir des), près les Tuileries, 920, 1081.
Gournin, dessinateur, 686, 1078, 41079,
marchand de jarretières, 717.
Gourpon, maç., 16, 25, 32, 62, 91, 92, 173, 180, 192, 298.
Gourçow, ter., 36, 143.
Gourrang, marchand de couleurs, 74.
Gouruié (Claude), prop., 37, 39.
——— (Denis), prop., 39:
(Louis) l’ainé, prop., 36.
(Louis) le jeune, prop., 36.
(Pierre), prop., 37.
GourLier , 862.
(Philippe), prop., 297.
(Roberde), veuve JuBn, prop.,
Lo.
(Héritiers), prop., 38.
Gourmer, 471.
Gounnay, compagnon fontainier, 1158.
Gouroy, tourneur, 759. — Voy. Gomox.
GoussINVILLE, voit., 290.
Goy (Claude), p., 118, 251, 390, 567, | 729, 967, 129b.
sc., 11706.
Gradins de charpente, 88».
GRAILLET, compagnon
charp. blessé,
Graines (Achat de), 24, 52, 54179, 347, 760, 1020.
de Bourgosne, 805.
d'herbe, 1241.
Graisserie (Ouvrages de), 1,24, 32, 86,
Graisses et chevilles pour les moulins, 50, 186, 321, 714, 942, 1150.
Graissets (Étangs et conduites des),2,5, 7, 33, 34, 35, 38, 86, 144, 150, 159, 161, 166, 168, 177, 193, 2841, 289, 283, 311, 315, 389, 417, 41, 551, 702, 703, 705, 735, 737, 740, 7h2, 838, 848, 855, 912, 928, 947, 1218, 1220, 1249.
Gramonr (Ancien hôtel de), 91, 100, 216, 355, 979, 980, 1162. — Voy.
Versailles.
(Tableaux de l'hôtel de), 533, 767; 1005, 1196.
GranD-Coeur (Nicolas), tailleur de pierre,
GRANDERIE, marchand de fer, 1167.
cordier, 999.
Grandes-Maisons , 487.”
GRANDGUILLAUME, entrepreneur, 565 , 752.
GRANDHOMME, chirurgien, 854.
GRANDIER, intéressé en la manufacture des draps, 401.
GranDin (Nicolas), voit., 822.
GRanDMAIsON (M. DE), prop., 788.
GranoPré (Charles), employé aux bâtiments, 725, 814, 825, 1049, 1266.
(Félix), employé à l’aqueduc de
Marly, 1049, 1266.
(Guillaume nu Han, dit), ter.,
(Ponce), charp., 821,
glaiseur blessé, 957.
Granpvaz (Nicolas), mat., 322, 457, 457, 715, 943, 944, 1160.
Granovizze-Loquer (S' nk), commandant de frégate, 130, 234.
GRANGÉ (Noël), portier du Louvre, 242,
GraAnier (Pierre), se., 11, 22, 68, 88, 94, 172, 209, 301, 309, 335, 439,
GRANJON (Étienne), ser., 555, 841.
Grasser (François), ouvrier en pozzolane, 493, 720.
GRATIEN, prop., 535.
Gratifications aux gens de lettres, 101- 103, 236-238, 268, 377-378, 539- 5h41, 782-783, 1012-1013,
Gravanr (Pierre), plombier, 1274.
Gravoiïllage, 928.
Gravure de planches, 3, 100, 127, 210, 267, 465, 541-5ho, 638, 655, 784- 786, 906, 1014-1016, 1192.
Grecs, 438.
Gréper (Régiment de), 676, 734, 735,
Greffier, 691.
GRELLÉ où GRESLÉ (Veuve), maç., 414, L28, 705.
Grenadiers (Achat de), 1027.
à fleurs doubles, 1030.
Grenat (Vases de), 577, 660, 869, 917, 12092.
Grenelle (Remises des plaines de), 763, 861, 912.
Grener, charp., 287.
Grenier (Pierre), sc. — Voy. GrANIEr.
employé, 688.
GRENOBLE (Alexandre), sc., 10, 136, 162, 278, 303, 476, 516, 628,
Grenoble, Lo, 760, 1214.
Grès (Conduites de), 1101, 1146, 1235, 1266.
(Ouvrages de), 60, 79, 682, 691,
1069, 1289, 1283. — Voy. Bornes,
Graisserie.
(Retailles de), 291.
—— (Rochers de), 349.
(Tablettes de), 1255.
Griffon de cristal, 1088.
Grignes (Pont de), 1287.
Grille d'argent, 579, 660.
Grilles de fer, 231, 432, 608 , 650,768, 792, 817, 1086 , 1149, 1156.
GRILLON , meunier, 50.
Grimazpy, soldat blessé, 737.
GrinGor (Christophle), ter., 826, 1052,
Griser, fondeur, 634.
Grocxer (Veuve), couv., 83, 90, 116, 123, 168, 241, 247, 263, 307, 371,
Grogneuil (Terre de), 1093, 1285.
GRoMET, charp., 213.
GRos-JEAN, mac., 603.
Grossemanr (Jacques), maître voilier, 7ho.
Grosser (Jean), dit La Forrune, invalide, 7h.
GrossevaL, men. , 10, 61, 93, 135, 151, 299; 310, 345.
Grottes d'appartement, 74.
Grovarn (Guillaume), sc., 82, 84, 96, 819, 1047.
Groupes d'animaux en sculpture, 691, 623, 624, 1177, 1184, 1187.
d'enfants, 437, 438, 4h14, 443,
de marbre ou de stue, 335, 336, 352, 366, 367, 437, 438, 473, 478, 479, 529, 591, 620, 621, 622, 693, 624, 625, 626, 628, 666, 819, 953, 987; 988 , 989, 990, 991. 992; 998, 994, 995, 1000, 1176, 1178, 1180, 1182, 1183.
Groux (Pierre), voit. par eau, 206.
Gruaux et engins en bois, 341, 419, L50, 475.
GRuDÉ (Veuve), vitr., 22, 55, 88, 913.
Grues, 495, 737, 1107.
Gruzé, banquier, 777.
Grurerus, érudit, 770.
Guadeloupe, 269.
GuaINEAU, dessinateur, 690.
GuarriGues (Paul), garçon de laboratoire, 1010, 1198.
marchand de tableaux, 583, 662
Guécin, p. — Voy. GEsLIN.
Guelter ou Gueldre (Rosiers de), 1026,
GuéranrD, voit., 63.
Guerouin, p.,. 584, 690, 663.
Guéridons d'argent, 273, 294, 311,375, 399, 4ok, 4o7, 480, 481, 48a, 585, 595, 663, 667, 756, 771, 992.
de fontaines, 57, 190, 204.
sculptés et dorés, 370, 628.
GueriEr (Jean), vidangeur, 1197.
Guérin (Jacques), plätrier, 213, 369,
(Pierre), men., 325, 346, 754, 982, 1165.
nt mr
Guérin (Sébastien), ter. 809, 1039,
———— Veuve), plâtrier, 428.
plâtrier, 466.
Guernez (Jean), mat., 30.
Guener (M'°), prop., 39.
Guérinière (Aquedue et réservoir de la), 281, 289, 283,413, 415, Lso, La, 670, 697, 707, 736, 922, 923, 924, 930, 931, 999; 1135, 1136, 1147, 1151, 1153.
(Porte de 1a),1196, 1146.
GuerrauLT (Jean), mac., 289.
Guerreau (Mathieu), charp., 1060.
Guerrier (Léon), marchand de fumiers, 1091, 12926.
Guérar, marchand de bois, 676.
Guerre (Charles), mac., 530.
Guermin ( Veuve), 468.
Guezarb, mac., 980, 1162.
Guiancourt (Moulin de), 674, 675,927.
(Rigoles de), 416, 418, 422.
(Village de), 854, 860, 951.
GurarD (Charles), cabaretier, 638.
(Jean), toiseur, 686, 1074, 1077, 1078, 1079, 1080, 1289, 1290.
Guimarr, inspecteur à Trappes et à Bouviers , 67, 485, 494,724, 726, 784, 739, 859, 915, 946.
Guicaarn, marchand de bois, 893.
Guiouesrre , bourgeois de Saint-Germain, L05. — Voy. GUINCHESTRE.
Guide, p., 170, 581, 661, 874, 985.
Guides (Soupapes remises dans leurs),
Guint (Dominique), se., 894, 953, 1000, 1106, 1414.
Hagerr (Jacques) l’ainé, entrepreneur, 600, 831, 832, 1059, 1091.
(Jacques) le jeune, entrepreneur,
charp. blessé, 495.
mac., 81, 84, 96.
vitr., 96.
Hacrar , ter., 881.
Hacarn (Marie), veuve de Pierre Le Courte, prop., 297.
Halle-Barbier (Maisons sises à la), 108, 109, 299, 542, 543, 787, 1016,
——_—_———— oo
TABLE ALPHABÉTIQUE
Guinon, mac. et ter., 143, 176, 281, h13, 4ao, 67o, 923, 931, 1147,
GuiexarD, tabletier, 775.
prop., 157.
GuieneBauLr, ter. et voit., 1259, 1262.
Guignonville (Sas ou écluse de), 687,
Guicsert ou GUILLEBERT, ter., 31, 30, 99, 113, 142, 281, 310.
GuizerENEAU , ter., 646.
Guirarp (Roland), paveur, 770, 1206.
Guicraume (François), dit Duguisson, carreleur. — Voy. Duguisson.
(Jacqueline), veuve Louis DEnrzE,
prop., 37.
(Jacques), dit Le Comrois , inva-
jard., 7438.
Gurzzemer (Louis), jard., 372, 511, 513, 830, 831, 1053, 1259, 1260.
Guicreminer (Toussaint), potier, 328, L6o.
Guizzemor (François), employé aux avenues, 955, 1278.
(Pierre }, portier de l'hôtel de Li-
moges, 722, 948.
(Héritiers de), ser., 76.
invalide, 961.
portier de ‘hôtel de Limoges, 950.
——— (Veuve et héritiers), 1268.
portier du logement des ouvriers,
Guizzery, employé aux glacières, 523.
Guicey, fleuriste, 347.
Guzuw, employé à la butte de Montbauron et aux aqueducs de Samson, 485, 497,
Hazzye ou Hary (Joseph), maç., 814, 1066, 1282, 1286.
Hambourg , 599, 777, 1007, 1008.
(Siège de), 1007.
Hamez (François), ter., 1154.
(Nicolas), manœuvre blessé, 229.
=——— (Pierre), ter., 924, 1154.
Séraphin}), ter. et jard., 804, 805, 814, 828, 824, 1043, 1241.
Hawer (Gabriel), prop., 4o.
Hamon (Jacques), jard., 81, 371, 505, 511, 794, 796, 799, 1027, 1080, 1917, 1260.
Guru (Suzanne), née Bazun, 5, Lo.
Guillochis (Arcades et pièces de), 621,
Gurrzois, entrepreneur de fourniture de pierres, 600.
prop., 153.
Gusor (Gilles), invalide , 487, 741.
(Louis ou Pierre), portier du
château neuf de Saint-Germain, 121,
(Martin), mac., 678, 872, 873, 1067, 1076, 1287.
Gumonr (S° pe), directeur de la manufacture des glaces, 57, 111, 306, 894, 1002, 1118, 1262.
balancier, 1057.
GuINcHESTRE où QuiINCHESTRE, ouvrier, 78,
Guron (Jacques), dit La Vaizée. —- Voy.
La VALLÉE.
Guipereuil (Étang de), 1137.
Guirlandes de plomb, 890.
Gurrarp, seigneur de Marly, prop., 154.
Gussin, élève peintre, 726, 950, 951,
Guvanr, ter., 65, 140, 171, 174, 198, 200, 205, 209, 299, 676.
Guyen (Veuve), 289.
Guyenne (Machine de l’abhé DE). — Voy.
Machine.
Guyon, sc., 1176.
Guxonner (Claude), scieur de long , 1002.
Guxor, ter., 47, 64, 95, 98.
Hamon (Pierre), jard., 513, 721, 829, 830, 831, 954, 1053, 1054, 1261.
entrepreneur, 826.
Han (Séraphin}, jard. — Voy. Hamec.
- voit., 1034.
Hawus (Séraphin), ter., 1231. — Voy.
HAMEL
Hanches (Pont de), 680, 1069, 1078.
Haxcouerin (Robert), jard., 1216.
Hanemond-en-Cruye où Hennemont, 225,
HanGLarp. — Voy. ANGLARD.
Hanmaz, élève peintre, 726, 950, 951.
IMPRIMERIE NATIONALE
Hanicze, mac., 54, 86, 87, 173.
Han, cordier, 999.
Haniquer (Jean), concierge du château de Monceaux, 493, 562, 723.
Hannarr, sc. en bois, 1177.
HaniBaL, élève peintre. — Voy. HantBaz.
HanNoQue, papetier, 348.
HanrTaw, jard., 368.
Hanveue (François), marbrier, 13, 91, 63,170, 18b, 198, 632, 1186.
Haran, meunier, 5o.
Harblay où Herblay, 225 , 804.
Harvez (Artus), paveur, 149, 228,284,
Harpouin (Michel),
contrôleur général des bâtiments ,
ho7, 465, 482, k91, 566, 658, 720,
(Le Père) érudit, 578.
entrepreneur, 783,
(Veuve et héritiers de), 1195.
Harpy (Charles), ser., 181, 298.
(Claude), prop., 39.
(Jacques), employé, 689, 4078,
gr. en méd., 5/4.
——— (Veuve de) ,gr., 541.
prop.; 39, 43.
——— (Veuve), prop., 46.
c., hh1, 479, 623, 1477.
HarEL, ter., 29, 199.
HarLEN, marchand, 558.
Harmanr, ser. — Voy. Hozranns.
Harnois à pierre, 1228.
Harny ou Harvy, taillandier, 90,308.
Harouar» (Veuve Pierre), prop., 155.
Harpin, ler., 35.
Hars (Fourniture de), 927.
Harsax (Michel), entrepreneur,
Harsanr (Mathurin), 2ho, 307, 371, 1054, 1255.
HarrTuann, soldat suisse, 740.
maç., ‘80, :94, 509, 826, 1050,
Harrsucker ou Hantsoëker, ingénieur hollandais, 1002, 1087. -
Harver (Veuve), prop., 46.
Harvy, taillandier, 372.
Hasté, ser., 34,67, 87, 159,469, 195, 181,194, 233,298, 342,410, 441, h32, 710.
l'ainé (Michel), ser., 432, 649,
Hasré le jeune, ser., 640.
Hasrié, mac., 83, 94, 826.
Hamé ou Hasrré (Dominique), jard., 81, 92, 371, 510, 511, 830.
Hatonville (Pont d’), 1072.
Haué, ter., 289.
Hausrar (Jean), ter., 703.
Haupesour (Gabriel), ser., 362, 677.
Hauprarp, voit., 548.
Haunrère (Augustin), dit La Freur, invalide, 741.
Hauzmomme (Philippe), chandelier, 1063,
HAULMORE, prop., 152.
Haurrewrs, ter., 175, 209, 210.
Hauquerin (Robert), jard., 1026, 1029.
Haussay (Pierre), prop., 155.
HausseconNE, préposé aux bâtiments, 383, 484,726, 874,917, 947, 949, 950, 1267, 1268, 1269.
Hautebrières (Contre-digue des), :928,
( Les deux ponts des), 937.
——— (Retenueet fossé des), 702, 863. —— (Rigole des environs des), 702,
Havreczair (Robert), jard., 308.
Hauremps (Guy), prop., 89, 45.
Haute-Pierre, 487.
Haurerive (Marquis nr’), 285, b62, 663.
Havarr, commis des manufactures, 243,
Haver (Jean), voit., 1071.
Havre de Grâce, 63, 112, 430, 473, 557, 561, 608, 716, 749, 725, 740, 959, 765, 955, 976, 1011, 4084, 1119, 1120, 4140.
Haye-aux-Vaches (Rigole de la), 863,
Haynauzr (Nicolas), ter., 809, 813, 820.
Haynaovrr (Olivier), ter., 800.
Hégerr (Georges), ouvrier en ciment,
(Veuve Jacques), meunier, bo,
(Melchior),.scieur de dong, 841.
(Le s'), seigneur de Buc, 788.
Hépouin (Pierre), dit Des Sapcows, invalide, 488, 74o, 71, 7ha, 950.
Hécanr (Pierre), prop., 296.
Hécène ( Le 'Ruvissement d’),
Héïotrope (Vase d’), 591, 666.
Hémery (François), prop., 43, 156.
Hémon ou Esmonn (Olivier), batelier
tab., 436,
RO
maitre pêcheur, 4g, 804, 814, 837, 1066, 1240, 1247. !
Héuwonr (Antoine), ter., 836, 1057, î 1250. É (Gaspard), 833. É (Julien), nattier. — Voy. Her- |
MONT
Hénauzr, marchand linger, 349, 500.
Hévoco (Étienne), facteur d’orgues, 62,
Henri IT, méd., 3709.
HENRIETTE, jard., 799.
Hexrion (Logement du s'), 953.
Henry (Antoine), ser., 1028, 1166.
charp., 740.
——— taillandier, 55, 205.
trésorier général des galères, 6, 110, 887, 1012.
Henrier , chaufournier, 770.
Hénauzr (Charles), p., 91, 56, 587, 589, 596, 663, 665, 668, 759; 985, 999-
——— (Ëlie), dit La Fonramne, invalide,
charp., 1148.
inspecteur, 486, 497.
Hersauzr (Marquis p’), 1096, 1143.
Herbault (Château d'), 1096, 41143.
Hergecor (Barthélemy n°), orientaliste, 101, 288.
Hekgin (Nicolas), voit., 762.
potier d'étain, 1035, 1048.
Hencuze, stat., 438, 467, 557, 5797, Commone, stat., 44o, 627, 1170, 1178, 1180.
—— Fannèse, stat., 444, 1165, 1174.
Farnèse, peinture, 11609.
——— (Téte d’), agate, 1202.
— (Travaux d’), tab, 170.
(Travaux ou Forces d’), chande- .liers, 408, A8.
Hercuzes ( Gonsoles.en forme d’), 634.
Hérgau, charp., 1069, 1072.
Hérésie éteinte (L’), méd., 1045.
Herminie en bergère,:tab., 596, 668.
pansant les blessures de Tancrède , tab., 593, 666.
Heruonr (Julien), nattier, 82, 96, 192, 302,.304,305, 349.
Hermonville, 678.
Héron, fondeur, 62, 68, 1641.
marchand d’agates, 1201,
Héronnière, 1098.
Hérouvaz (De Vyon D’), généalogiste,
Herpieny (Claude), manœuvre blessé, 7l2.
Herr, sc., 4ho, 625, 992, 1477.
HERVE, men., 1134.
Heupow, jard., 327.
Heudreville, 597.
Heureux, capitaine de charrois, 687.
Heures d'Anne de Bretagne. — Voy.
ANNE
Heures du Roi, 1200.
Heure (Denis), dit LA FRANGHIsE, invalide, 488, 741.
Hisou (Jean), voit., 1064.
Hivarr (Louis), tap., maître de la manufacture de Beauvais, 132, 235.
employé, 691.
Hinc (Veuve François), meunière, 5o, 186, 321, 455, 744, 940.
Hnorer, intéressé en la manufacture des bas de soie, 112, 270, 373.
DE CHARMONT, commis aux ma-
nufactures, 104.
DE VILLEMONT. — Voy. DE VILLE- MONT.
Hion ou Hiov (Pierre), dit La Brie, invalide, 689, 742, 960, 961.
Histoire byzantine, 578, 1900.
chinoise, 1087, 11/41.
de la France métallique, 1192.
des animaux, planches et texte, 563, 578, 779, 780, 782, 785, 1009, 1015, 1169, 1240.
des conquêtes du Roi, planches gravées, 1192.
des Maisons Royales. — Noy. Fécr- BIEN.
des plantes, 782, 783, 785, 1015, 1169, 1192, 1200, 1209.
des plantes (Planches pour l),
du Roi, en médailles, 103, 784,
du Roi (Planches de l’), 773,785.
ecclésiastique, 101, 238.
Hiver (L’), stat., 335, 349, 987, 990.
Hozranne (Veuve), 298.
ou Hozenpre (Jean Harman, dit), ser., 18, 924, 56, 87, 203, 204, 209, 343.
Hollande, 1107.
Carreaux de), 1120, 1274.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Hollande (Faïence de), 142, 202, 343,
——— (Livres apportés de), 779.
——— (Rosiers de), 1026.
(Terre de), 239, 306, 318,
(Tüllots de), 1216.
—— (Voyages en), 759, 1041.
—— (Chaussée de), près Versailles,
(Étang de), 857, 864, 12841.
Homme-Mort (Vallée de l), 937.
Hongrie, 1201.
Honvoré (Jacques), charpentier, 531, JE
Horan (Charles), vitr., 1244.
Horn (Pierre), ter., 839.
Horion ou DHorioN, garde-magasin, 686, 1078, 1079, 1080, 1289, 1290.
Horloges, 64, 75, 98, 115, 116, 119, 126, 249, 466, 775, 1133. — Voy.
Blois, Chambord, Fontainebleau, Marly,
Saint-Germain, Versailles.
à pendule sonnante, 239, 656.
Horwome (Phïlippe), chandelier, 847.
Hormor, men., 638.
Horranccer, libraire, 779.
Hospier, prop., 108, 222, 536, 54a.
Hôtel de ville (Rentes sur l’), 403.
Hôtel des ambassadeurs extraordinaires, à Paris, 111, 122, 169, 214, 256, 352, 394, 570, 782, 751, 753, 704, 756, 757,759, 954, 971, 984, 1001, 1162, 1168, 1189, 1299.
des inspecteurs, 725, 1268.
Horror, marchand, 351.
Hottes (Fourniture de), 54, 463, 553, 799, 1024, 1048, 1065, 1223.
pour serrer de la glace, 457.
Hovasse (René-Antoine), p., 14, 59, 99, 100, 163, 164, 174,205, 211, 216, 306, 317, 334, 349, 355, 436, 533, 557, 766, 767, 772, 986, 1005, 1130, 1169, 1196.
Hovwpaur, p., 168.
Houroum (Louis), jard., 28, 35, 58, 62, 85, 141, 150, 167, 168, 191, 280, 293, 303, 305, 306, 316, 338, 344, 345, 346, 445, 505, 922.
Houwvoxer (Veuve), plombier, 97.
Houdreville (Hauteurs de), 1071, 1073,
Houpry (Gaspard), ter., 674.
Hovez, briquetier, 592, 854, 862, 1089.
Hovwez (Le chevalier), prop., 108, 229, 543, 787, 1211.
ter., 829, 1053.
Hover (Nicolas), ter., 34, 47, 64, 66, 86, 95, 142, 159, 168, 179, 199.
Houilles (Remises à gibier de la plaine de), 150, 303, 506, 1089.
Hovisre (Noël), voit., 1914, 1915.
Houlettes, 1228.
Houppes de métal pour lanternes, 209.
Houry, contrôleur de la brique, 686.
Housesr, voit., 1070.
Houssay (Antoine), prop., 155.
Houx (Fourniture de), 293.
Houx ou La Houe , 679, 1078, 1281.
(Sas ouécluse de), 688,690, 1076.
Houyx (Veuve), marchande de bois, 681.
Howzeau (Jacques), sc, 11, 20, 25, 54, 58, 92, 93, 94, 118, 136,140, 160, 172, 173,179, 180, 183,190, 197, 252, 278, 279, 315, 390, Ha, k7h4, 567, 621, 729, 919, 967, 988, 1177, 1296.
jeune, sc., 621, 988.
Hu (Nicolas), voit., 935.
Huarr (Jean), prop., 46.
men., 80, 108, 170.
Huserr (Veuve Gilles), prop., 41, 42.
——— (Pierre), bandeur blessé, 737.
—— concierge de Marly, 1048.
jard., 563, 605, 607.
sc., 279.
Huain, émailleur, 635.
Husy (Jacques), jard., 726, 799, 1025, 1030, 1216.
Hus (Claude), charp., 1006, 1207.
(Denis), dit La Francnise, inva-
men., 88.
Huer (François) dit Porrevis, concierge du Palais-Royal, 250.
(Pierre-Daniel), sous-précepteur
du Dauphin, 238, 54o, 783, 1013.
men., 299.
Huce, employé aux bâtiments, 949, 950.
Hucor, arpenteur, 467, 1290.
Huçuener, mathématicien, 101.
Hueuer (Nicolas), ser., 144, 169, 289, L63.
Huile de navette, 553, 719, 1094.
Huisnes (Nivellement de la rivière d’),
Hull (Plomb de), 318, 558, 559, 718,
Huzor, sc., 1177.
Hunes pour les cloches, 902, 1006,
Hureau (Claude), charp.— Voy. HEREav.
Hurez, ter., 167.
Huru (Pierre), dit La Croix, invalide,
Ibis et cigogne, planche gravée, 784.
Ifs (Bateaux d’), 812.
(Graine d’), 509, 796, 797;
(Plantation d'), 201, 215, 257,
plantés en palissade, 505.
Tony (Rigoles des bois d'), 336, 577.
(Route des bois d’), 144, 303,
Illuminations, 211, 343.
Iuerr (Antoine), dit La FRANCE, invalide, 488.
sc., 82, 96, 376, 530.
Immortelles, fleurs, 1214, 1216.
Impressions de peinture à huile aux planchers, 359, 366, 833.
pour les bâtiments, 463, 708, 937; 1133.
Imprimerie royale, 578.
Incrustement de marbre, 198.
Indes (Animaux et plantes des), modèles de tapisserie, dits tenture des Indes, 1169.
(Bois des), 774, 779.
JAGNAIN ou JacQuiIN, charron, 207, 208.
Jacquemar ou JacmaT, mac., 193, 283, 414, 416,924.
Jacquemarn (Edme), ter., 678, 1069,
Jacquet (Charles-François), vitr., 767, 779; 984, 1005, 1008, 1167, 1168, 1172, 1197.
Hunter, soldat de la compagnie pu B4- RAIL blessé, 739.
Horrrezce ou ULrrez (Simon), sc.,140, 278, 367, 522, 619, 622, 905., 988, 995, 1177-
Husé, voit., 45o.
ou Huzé (Isaac), dit Le Nor-
man», invalide, 487, 741, 960, 964,
Indes (Voyages des Jésuites aux), 913.
Incour (Claude), 211.
Innocents (La fontaine des Saints-), planches gravées, 220.
Ino et MÉLICERTE, groupe, 9941.
Inondations, 857.
Inscriptions antiques (Livre des), 779.
Instruments de chirurgie, 1010, 1204.
de mathématiques, 94, 119,253, 313, 377, 391, 568, 583, 662, 691, 709, 730, 701, 780, 968, 1167,
Invalides (Bâtiment des) méd., 1193.
(Église des),741,070% 497.204,
(Ancienne église des), 1164,
(Les deux églises des), 1174.
——— (Vitraux de l’église des), 1169,
(Gages d’), 740-743, 958-962,
(Hôtel des), 584, 962.
——— (Missionnaires des), 329, 893.
Jacquer, mag. — Voy. Jaquer.
(Veuve), vitr., 62, 68, 88, 93, 160, 189,214, 307, 324, 707.
Jacquier, ter., 24, 56.
Jade (Vases de), 405, 481, 482, 582, 588, 662, 914, 1096, 1141.
Jarrray (Jacques), dit La VERDURE, invalide, 468, 487, 741.
ROI
Huss (Jean), méd., 1201.
Humninor (Pierre), sc., 197.
(Les enfants de), 197, 919.
Huy (Prise de), méd., 1014.
Huxeuens (Christian), physicien et’astronome, 101.
Hyacinthes (Achat de), 1025, +096.
(Gaïeux de), 1011, 1910, 1216.
à panaches, 1216.
Invalides (Prévôt des), 856.
Ipréaux ou ypréaux, arbres. -— Voy.
Fontainebleau (Allée d’ipréaux).
Irassarx (Pierre), officier des-invalides, 187, 7h1, 958, 960, 961, 1278,
Iris bulbeux, 1216.
de Suse, 1216.
Irlande (Noyage en), 1011.
Isaac, ter., 525.
Isasee ou Jsagez (Louis), plombier et fontainier, 526, 806, 820, 824,1036,
Isamserc, bourrelier, 6709.
Issou, prop., 77.
ltalie, 869.
(Marbres d’), 563, 853, 860,
(Orangers apportés d’), 508, 867,
1228. — Voy. Gênes.
(Religieux envoyé en), pour cher-
cher des livres, 779, 1008, 1009.
(Tables apportées d’), 888.
ton (Nivellement de la rivière d’), 689.
Dry, 597, 668.
Jaks sur le canal de Versailles. — Voy.
Versailles (Ganal).
JALENCÉ, marchand, 588.
Jamaurt (Jean), p., 410, 419, 435, 522, 615,616, 653, 704, 818, 853, 889, 904, 935, 1114, 1131.
Jan (Bertrand), dit Beuve-Isce, invalide, 1287.
UE
Jam (Martin), concierge du logis de
| la Fontaine, à Fontainebleau, 124,
| (René), concierge de la Surinten-
dance des bâtiments à Versailles, 121,
(Robert), concierge de la cour
du Cheval Blanc, 116,125,265,382,
commis à la recette des plombs,
prop., 591, 666.
Jaxer, marchand d’agates, 589.
Jans (Jean), tap., 99, 100, 215, 353, 532,582, 594, 596, 662, 667, 668, 166, 859, 915, 1003, 1004, 1194.
Janson (Charles), vitr., 19, 56, 84, 88, 89,119, 136, 195, 214, 253, 275, 299, 309,319, 333, 852, 391, 410, h12, 434, 480, h99, 5o2, 563, 567, 614, 651, 652, 730, 706, 768, 789, 903, 984, 1111, 1129, 1130, 11067, 1198, 1199, 1244, 1296.
(Charles), ter., 339, 416, 445,
(Remy), jard., 456, 492, 506,
606, Go7, 713, 740, 787, 789, 879;
le jeune, ter., 880.
(Veuve), vitr., 166.
Jaquarr, ter., 670.
(Denis),
JAQUuES tailleur de
ha5.
pierre,
fondeur, 758.
ter., 340.
Jaquer (François), mac. 376, 530, 600, 832, 1055, 1091.
Jaqurer, voit., 173.
Jaquix, charron, 279, 348, 467.
| (Veuve), 637, 894, 1107.
| Jardin médicinal, 191, 122, 256, 394,
royal, 3, 107, 108, 114, 127,
royal (Appartements de Dacquin et autres au), 502, 1199.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Jardin royal (Bassin, conduiles , marais
du), 1010, 502, 1199.
(Laboratoire du), 1198, 1199.
(Orangerie au), 1199- (Salle de lamphithéâtre au),
DO
Jardy, 1098.
Jarrisany. — Voy. Irassay.
Jans (Hôtel de), 100.
Jasmins (Achat de), 1025, 1215, 1916.
d'Espagne, 113, 164, 248, 258, 312, 743, 962, 1292.
Jaspe (Vases de), 405, 594, 667, 867,
floride (Vase de), 867.
Jassées, fleurs, 1213, 1914, 1216.
JasseuN, ouvrier, 638.
JAULAIN, prop., 45.
Jean (Claude), ser., 1062.
(Guillaume), carrier, 839.
(Manuel), prop., 1247.
JEMETEL, ler., 929.
Jeneresre (René), ter., 421, 678.
Jeou, doreur, 208.
Jésuites (Noviciat des), rue Saint-Antoine, 98, 2084, 1140.
(Voyages des). — Voy. Chine, Indes.
Jetons d'argent, 101, 236, 377, 536, 537, 796, 776, 780, 1009, 1203
(Dessins de), 985.
Jerré (Jacques). — Voy. Jarrray.
Jeux de paume. — Voy. Monceaux, Versailles.
Joacum, charp., 1107.
Joaneau, préposé aux bâtiments. — Voy.
JOUANNEAU.
Joan, inspecteur, 1290.
Jorrorr, toiseur, 414.
Jorener, ouvrier, 805.
Jocicosur (Jean), maç., 1286.
Jouuver (François), entrepreneur, 643, 657, 896.
papetier, 348.
Jozzy, conseiller en la Cour des Aides,
mac., 1032.
——— marchand de tableaux, 593.
Jocx (François), mac. blessé, 1277.
(Pierre), dit La Ponre, employé à Saint-Germain, 76, 225, 861, 489,
Jozx (Pierre), fleuriste, 1026.
marchand de bois, 4o7.
Joly (Moulin), 1085.
Jowarr, dessinateur, 22, 64, 69.
peseur du plomb, 188,213, 325.
Jonction des mers (La), méd., 1192.
Jenquilles (Achat de), 294,1019, 1025,
Jorer (Louis), jard., 320, 322, 456,
Josspn, charp., 240, 328, 352.
inspecteur, 687, 1079.
Josox, mat., 944.
Joss, piqueur, 686. X
Jossenay, ter., 36, 142.
Jouaneau, employé à l'aile de Versailles, 485, 726, 947, 949, 950, 1268, 1269.
Jouauzr (Simon), dit La VIoLETTE, invalide, 742. k
Jouserr (Jean), p.en min., 205, 334,
employé à Savonnière, 689, 1078,
Jouer, mac., 423, 425, 699, 930.
Jourpanx (Antoine), jard., 1265.
marchand de bois, 1256.
Jourpan, employé dans le petit parc, h84, 726, 947, 949, 950, 1267, 1268, 1269.
Journi ou Jourpain (Nicolas), ter., 449,
Jouvener (Jean), p., 1131.
(Noel), se., 11, 20, 53, 71, 70,
318, 366, 307, 410, k12 , ho, 72,
890, goh, 919, 922, 99#, 995,
frères, sc., 1178.
Jouvix (Louis), ser., 764, 1152.
Jouy, prop., 296.
Jouy, 152, 153,709, 940.
(Canal de), 683, 1067, 1071,
(Coteaux de), 931.
Parc de), 576, 659.
(Ponts sur le canal de), 1073,
Jouy (Terres acquises à), 297.
Joyenval, 807, 1229, 1266.
(Abbaye de), 1060.
——— (Aqueduc de), 1932.
—— (Bois de), 1064, 1065.
(Carte des environs de), 725.
Jus (Veuve). — Voy. Gourer.
Jusun, employé, 692.
Juner (Jacques), dit ou Mesnis, carrier,
Jué (Jacques), marchand de ciment,
JUELLE, plätrier, 877.
Jucer , plàtrier, 814.
Jucren (Charles ou Jean), dit L’Anvocar, invalide, 488, 734, 959, 960, 961.
(Charles), dit L'Espérance, invalide, 742.
(Étienne), invalide employé aux Essarts, 960, 9641.
KArRSVEKER , opticien, 1003.
KELAN , sc., 1115.
Kecrer (Les), fondeurs, 336, 564,
La BADyE, mac., 863.
La Balce, ouvrier, 906.
La Baronniëre (Paul Gouson, dit), père, doreur, 14, 19,23 ,63,97, 119, 139, 161,179, 176, 177, 196, 253, 277, 301,334, 391.
fils, doreur, 19, 61, 97, 139, 158, 176, 196, 210, 301, 310, 334,
La Barre, batelier, 693, 761.
ter., 674, 676.
La Basrme, employé à la chaussée du Trou-Sallé, 726.
ou La Basmize, charp., 240, 312, 315,359, 5o2.
LaBsé (Robert), jard., 797, 799, 1031,
employé à visiter les ouvriers de
Paris, 485, 726, 948, 949, 950,
employé au canal, 459, 636,
paveur, 8311, 379.
JuuiEx (Jean), de Bougival, 1081.
ou Jura (Pierre), marchand de
bois, 469, 757.
voit., AL9, 927.
JuLiENNE (Henri), jard., 1010.
(Jacques), jard., 294, 508, 797;
(Pierre), manœuvre blessé, 734.
préposé aux manufactures, 246.
Juliennes doubles (Achat de), 1030,
Juunw, batelier, 182, 2:06, 208.
(Veuve), 1002.
JuzLIEN (Roch), chaufournier, 830.
marchand, 64.
(Héritiers), prop., 41.
JUMEL, sc., 1096, 1174.
JumeuxE, employé à la machine, 484, 726, 948, 9h9, 950, 1268, 1269,
Kercnove (Josse), teinturier, 99, 100, 216, 354, 533, 766, 1004, 1196, 1197.
LaBsé, prop., 44.
vannier, 907.
La Blanchère où La Blancherie, 874,
La Boissière (Aqueduc et étang de), 413, h1h, has, 74, 672, 673, 674,
(Garde-rigoles de), 939.
(Retenue de), 860.
La Bonré (Jean), ter., 449, 770, 938.
La Bouillie, 487.
(Chemin de), 174.
La Bour, voit., 598.
LaBoureur, voit., 518.
La Brancge , employé, 1285.
invalide. — Voy. Frixé.
La Brie ou La Bric, ser., 828, 1051,
Voy. Resours.
La Bronze, maç., 414, 67o.
soldat mineur, 283, 410.
La Bru (Charles), jard. et ter., 27, 63,
ROI
Juxon, buste antique, 439, Gaz.
stat., 558, 991, 1174, 1176.
Jupiter, buste, 478, 691.
Stat., 558, 991,1174, 1176.
Juranr (Claude-Louis), entrepreneur paveur, 682, 872, 1066, 1074, 1088, 1089, 1094, 1282, 1283.
Jurieu (médaille de), 1201.
Justaucorps de toile, 149.
pour les gardes des étangs, 459,
pour les matelots du canal et les
gardes-rigoles, 638, 939.
pour le portier de l'Observatoire,
Juste (Jean-Baptiste), mat. — Voy. Le JUSTE.
JusTINE, men., 9, 58, 80, 93,-134, 135, 275, 276, 299, 477, 499, 754, 982, 1166.
Kermesse. —— Noy. Noce de village.
Kennez (Jean), mat. — Voy. Querner (Jean).
La Carrière , soldat, 1286.
La Celle. — Voy. La Selle.
Laceret à percer, 640.
La CertaïE, p. perclus, 397.
La Cæaise ( Le Père), jésuite, 1214.
La CHambe, garde des rigoles à Saclay.
— Voy. DE La CHamBre.
LacHamBrE , tailleur de pierre, 1101.
LacHan ou Lacanr (Mathieu), maç., 601, 832, 1055, 1263, 1965.
La CHAPELLE, charp. blessé, 1275.
invalide, 1079.
men., 10, 61, 83, 90.
(Veuve), 88.
La Cnesnaye, marchand de bois, 639.
La Cnëvre (Thomas), dit CHAMPAGNE, invalide, 742, 961.
La Chiffe (Puits de montagne de), 58.
La Commune, employé, 636.
Lacorxe, marchand de plâtre, 602.
Lacosre (Denis), ser., 59, 89, 187, 205,
Lacoste (Pierre), garçon fontainier, 738.
employé, 688.
——— fermier, 1148.
——— maç., 1070.
ter., 35, 142, 148; 177, naa, 281, 301, 312, 338, 34D, 1072.
La Coupray (Thomas), garde des démolitions, 519.
La Cour (Simon), manœuvre blessé, 78h.
charp. tué, 786.
Lacour ou ne La Cour, jard., 28, 35, 64, 71,149, 229, 29/4, 4105.
La Couture (Lieu dit), près Saint-Cyr; ho3.
Lacreix, employé, 66.
La Crorx (André), prop., 457.
(Jean), tap. — Voy. DezacRoIx.
commis,
employé à la pose des tuyaux de
fer, 689, 996.
portier du Palais-Royal , 106, 107,
ter., 1147.
LapisLas IV (Mariage de), roi de Pologne, avec l’archiduchesse d'Autriche, méd., 917:
Laporreau, orfèvre fondeur, 63, 161, 219, 277» 290, 335, 344, hoh , ho7, 463, 481,489, 547, 583, 593, 597, 662,667, 669, 856, 861, 871, 9138, 1113:
La Dovceur , tailleur de pierre, 420, 428,
L’Anvocar. — Voy. JüuLIEN.
La Faveur, professeur de. chimie, 108, 290, 502, 782.
La Ferre, invalide , 961.
La Ferré (Duchesse DE), 595, 667.
(Grenadiers de), 687.
La Ferté-sous-Jouarre (Manufacture de
barracans à), 404.
La Feurrane (Duc DE), 374, 788. — Voy. Versailles (Hôtel du duc DE La FEuILLADE ).
ouvrier'blessé, 957.
soldat au régiment d'Auvergne,
TABLE ALPHABÉTIQUE
La Fevr£taro, manœuvre blessé, 1273.
LAFEUvERIE, toiseur, 1074.
La Fièone, entrepreneur, 413, 672,
tourneur, 362.
La Fresoue, faucheur, 881.
La Freur, mac. etter., 339, 417, 528, Ghh, 672, 931, 934, 9838, 1105,
Voy. Raymono, TouLrarD.
LaronD, ter., 683.
Laronraine (Henri Losrs, dit), inspec-
teur des bois de charpente, 736,948, 949 ; 950, 1268, 1269, 1270.
——— (Les deux), mac., 64, 86, 89; 133, 140, 141, 145,151, 168, 179, 180, 192, 193,276, 280,801, 805, 314, 3146, 318, 329, 443, 421, 425, 435, 486, Go1, 702, 704.
inspecteur des palis de Fontainebleau, 243.
ouvrier blessé, 73/4.
soldat, 739, 899.
ter., 14279.
voit., 143,94, 140, 4441.
Voy. Duronr, Héraurr, La RI- VIÈRE.
RL
—— Le Porrevn, tailleur de pierre blessé, 738.
La Fontaine (Aqueduc de), 926.
Laroresr (Michel Esurrrasrre, dit), ter., 604, 6o7, 646, 880.— Voy. Feuir- LASTRE.
chargé de la pompe du Pont-Neuf,
charp., 711.
La Force, invalide, 488.
(Veuve), 1278.
ter., 168,199, 304, 305, 317,
AG
invalide. —Woy. Lécer.
La Forrune, soldat, 640. — Voy. Grosset.
Larosse, mac., 930, 1146.
piqueur, 686.
ser., 3601.
La France, soldat invalide, 564.
invalide. — Voy. AnDré, IMBERT.
La Franonise (Nicolas François, dit), invalide , 488, 689, 4079.
Voy. Heure , Lauvennay, Lucer.
La Frette (Avant-bec de), 295.
(Palissade de), 800.
LAFUMÉE, ler., 1002.
Lacarpe (Jacques), pêcheur, 449, 606:
arpenteur, 464.
invalide, 1079.
La Garenne (Jean GaBriez, dit), mac., 23, 199, 204, 427.
invalide, 1079.
La Garenne (Bois de), 1098.
La Gare (Compagnie de), 1049.
Lacaune, fondeur, 50.
Lacnaux, ter. , 447.
Lacnrau (François), employé au Perray, 487, 741, 961, 1278, 1270.
marchand, 585, 664.
Lacnrez (Veuve). — Voy. Le Mesue.
Lacny, armurier, 253, 391, 568, 780, 968, 1296.
Lagny (Manufacture de dentelles de),
Lacosse, couvreur de paille, 827.
La Gousse, employé à la rivière d’Eure,
La Granveur, chef de brigade, 707.
ter., 646.
Lacrawce (Pierre), limousin blessé, 739.
employé aux bâtiments, 1289.
——— soldat au Régiment du Dauphin, h96.
voit., 934 ,1151.
Laçué, marchand de goudron, 208.
Lacurer (Veuve), 66.
La Hauce, carrier, 68.
La Have, gr. en méd. — Voy. De 14 Haye.
plombier, 21,77,146, 218, 286,
La Haye, 779, 1007, 1201.
Laigle (Forêt de), 1214, 1915.
Laïeneau, employé, 1075.
Laignes (Manufacture de dentelles de),
Laines d'Angleterre, 533 , 1197.
Lais (Jean), plâtrier, 428.
Latsné (Jean), 1035.
doreur, 111, 306.
Laiton (Feuilles et fleurs de), 207.
(Fournitures de), 564, 718. — Voy. Fil de laiton.
La Jeunesse, soldat, 1286.
ter., 340, 607, g09. — Voy.BEnoisr (Nicolas).
DE Marrizrac, soldat blessé, 738.
Le Vrvarer, blessé, 730.
La Joue, mac., 80, 83, 90, 94.
La Lanne (Robert), soldat, 450.
aligneur blessé, 736.
charp., 144.
jard. — Voy. De ra Lans.
se. et doreur, 442, 619, 995, 099, 1052, 1180, 1258.
ter., 368, 593.
LazEU, marchand tailleur, 717.
ou DE La Leu, tireur d'or, 471, 751,799, 887,977; 999; 1000, 1191.
La Liserté, invalide. — Voy. FLEquer.
La Live, banquier, 107, 238.
LALLEMANT, mac. , 415.
LaLLEMENT ou LaLLEMan (Philippe), p., 437, 616.
Lazurer, marchand de paille, 656.
La Love (Gérie), entrepreneur. — Voy.
De ra Love.
LALLOUETTE, ter., 910.
LaLouerTe, ferblanier, 892, 1117.
Larour (Michel), ter., 525, 825.
La Lovurcey, ter., 35.
Lazvau, fendeur de grès, 771.
La Marcne, invalide. — Voy. Le Come.
La Marche (Collège de), 44.
La Marche, 1098.
Laware (Claude), marchand, 1230.
(Louis), ouvrier blessé, 1276.
Lawsert (François), marchand de sable, La.
(Jacques), mat., 944, 1160.
arch., 249.
faïencier, 228.
inspecteur des conduites de fer, 952,1158, 1271, 1270. jard., 342, 897, 957, 1195.
marchand de cloches de verre, préposé aux bâtiments, 380, 47o, 483, 707, 720, 934, 959, 1147, puisatier, 68.
sc., 137, 278, 493.
Lawsorré (Gilles), ser., 289, 361, 519, (Guillaume), 693.
charp. liégeois, 47, 48, 75, 104, 149, 224.
Lambourdes, 603.
Lameau (Veuve de), ouvrier noyé, 149.
La Meilleraye (Château de), 743, 796, 1999, 1970, La Mere, appareilleur, 1104.
La Meutte (Jardin de), à Boulogne, 341, (Maison de), 752, 946, 11641, Laminoirs, 756.
Lamirau (Pierre), 1074.
La Montacne, invalide, 749.
employé, 4074, 1075.
LAMOTTE, ser., 87.
invalide. — Voy. De La Morte.
Lawoureux (Léonard), paveur, 848, 1058.
plâtrier, 427, 470, 602.
Lampe d'argent, 116, 124, 264, 398, 574,748, 974.
Lamy, notaire, 535.
portier du jardin des Tuïleries, 113, 248, 959, 386, 743, 96, Lanceun (Nicolas), prop., 46.
charp., 286.
LanpaIs, préposé aux bâtiments, 486, Landes (Digue des), 928.
(Rigoles auprès des), 499, 863.
Laxprreux, arpenteur, 486, 495, ae Laxprin (Guillaume), banquier à Anvers,
Lanpry (André), préposé aux arbres des avenues des Tuïleries, 105, 244.
(Veuve Pierre), ser., 549, 842.
laboureur, 29.
(Veuve), prop., 41.
Lane, ouyrier, 448.
La Neuvizze, mag. — Voy. De NEuvILLE.
invalide. — Voy. Smmon (Léger).
Lance (François), p., 985.
sc., 1180. Y LANGELÉ, sous-appareiïlleur, 686.
Lanceron (Marquis ne), 608, 609, 610,
LANGEVIN, couv., 211.
Langle (Puits de), 928.
Laxezée (M.), 797.
Lanczois (Claude), dit L’EspérANcE, invalide, 741.
(Étienne), cordier, 148, 286, 363, 527, 528, 553, 806, 820, 849, 852, 1048, 1064, 1065, 1246, (Nicolas), invalide, 960.
—— (Nicolas), voit., 957.
caution du s° Orry, 872, 873.
charp., 545, 554.
Lawerois, dessinateur, 558.
fondeur, 468, 527, 681,1184.
notaire, 86, 241, 536.
— sC., 88, hh1, 626, 6a7, 891,
ter., 938.
Laxcor, prop., 41.
Lancouron, men., 87, 159, 346.
Langres, 560.
(Figures antiques de), 621.
Lançuenoc, ser., 1166.
Languedoc, 113, 1011.
(Canal de), 7, 8,109, 110,128, 129, 130, 23/.
——— (Marbres de), 5,271, 374, 443, 92, 559, 560, 621, 718,726, 857, 861, 862, 864, 869, 870,875, 914, 915, 955, 1088, 1090, 1094 ,414s, 19191079.
Langues orientales. — Voy. Dippx, DE Lacroix, GALLAND, HERBELOT.
Languettes de cheminées, 501, 657.
Lanneau, dit La Borpière, employé,
invalide blessé, 957.
La Nov, marchand de fumiers, 97,
(Veuve), jard. , 171, 1914, 206.
Lanquais (Gilles), prop., 4o.
LanniN, stat., 441, 626, 993.
Lanrrane (Jean), dit LEespérance, taiïlleur de pierre blessé, 957, 958.
Laocoow, groupe, 438, 557, 623, 989, 1180, 1187.
La PazuièrE, ouvrier en ciment, 770.
La Pensée (Louis Bezeau, dit), mac., 17, 59, 89, 92, 158, 174, 180, 185, 192, 208, 802, 807,319, 329, 414, h27, 475,603, 643, 672, 699, 896,
La Perrière, tailleur de pierre blessé, 7lo.
La Prerre, garde des étangs de Marly,
invalide, 961, 1104.
Lapis (Ouvrages de), 629, 1089.
La Prace (Antoine), invalide,
La Prancne, charp., 1069.
La Prante, entrepreneur, 205, 924.
La PLUME, ter., 909.
La Pornre, employé aux méd., 1190.
employé. — Voy. Jozy.
Laporte (Blaise), scieur de long, 469.
7haÿ
La Porre ( Jean et Jacques), men., 311, 379 , 091.
(Jean), 1153.
——— (Raoul ne Prerre, dit), charp., h7, m0, 89, 145, 159, 189, 218, 231, 283, 324, 325, 36b, 471, 597, -545, 680,77b,840, 841, 924,980, 981, 1059, 1081, 1098,11638,1949, 1250, 121.
p. et doreur, 19, 63,82, 84, 96, 97; 139, 158, 162, 176, 185, 196, 279, 303, 310, 334, 178.
——— dit Monrmorency, invalide, 742.
La Porter, maître de forges, 290, 697, 1076.
Laque de Venise, 888.
La Ragcerie où La RABLIÈRE, prop., 71,
La Ramée, maç., 493, Loh.
La Rancée. — Voy. Lespy.
La RATIÈRE, carrier, 495.
La Raunière, résident à Liège, 692.
Largazesrier (Louis), ser., 183, 835.
Larcuer (Augustin), plâtrier, 812.
LarGemain (Louis), ter., 710.
Larçenrier (Veuve), jard., 105.
Larieux (Jean), garde des avenues des Tuïleries, 498, 725, 952, 1272.
prop. 1211.
La Rivière (François LaronTAINE, dit), charp., 680, 1069, 1086, 1284.
entrepreneur, 144, 175, 9281, Lil, 491,49, 671, 809, 11928.
ne Monronevreulz, 494.
La Rocus, invalide, 487.
scieur de long, 470, 6009.
ter., 288.
La Roceroucauzr (Duc DE), 40, 1275.
La Roche-Guyon, 760.
La Rocue-Guyon (Prince DE), 172.
La Roque (Veuve). — Voy. Parrn.
La Rose, imprimeur en taïlle-douce,
invalide, 947, 962.
soldat de la compagnie ne Li-
GNIÈRES, 1104.
La Rove (Barthélemy), chaufournier,
La Roussizuière, ouvrier blessé, 736.
La Roze, ouvrier, 771.
tambour, 635.
La Rozée, mac. et tailleur de pierre, 68, 88, 162.
invalide, 689.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Larry, sergent de la Compagnie de La GARIDE, 1049.
L’Artoire (Aqueducs de),699,700,702, 703,704,708,735,863,937,938, 958.
(Magasins de), 1097.
La Rue (Étienne) , jard., 1039.
charp. — Voy. DE LA Rue.
dessinateur. — Voy. De La Rue.
——— maç., 75, 166, 513. — Voy. De LA Rue.
La Saze, employé aux bâtiments, 950.
La Selle, près Versailles, 43, 150, 152, 156, 296, 899, 1066.
Aqueducs de), 1081.
(Avenues de), 28, 202.
(Brières de), 87, 91.
(Guré de), 534.
(Eaux de), 912.
(Étang de), 15.
(Seigneurie de), 270, 374.
La Sounière, mac. blessé, 735.
LASsERET (Étienne), dit La MonraGne, invalide, 1288.
Lassurance (Pierre CaïzzeTEau, dit), des-
IT
sinateur, 67, 7922, 9b4, 1271.
La Thuillerye Bignon, 187.
La Toucue, plâtrier, 646.
La Tour (Louis), l'aîné, concierge à Fontainebleau , 247, 262, 308,372, 396, 399: b12,573,579, 749, 965, 1300.
1304. — Voy. Dorcaemer (Jacques), dit La Tour.
(Veuve), concierge, 81, 89, 95,
employé à Vincennes, 240.
—— marbrier, 1116.
——— ouvrier blessé, 363.
——— piqueur de moellon, 925.
——— (Veuve), relieur, 559.
——— soldat blessé, 789.
——— vidangeur, 344.
Voy. Lavaux.
La Tour (Étang de), 702, 707, 864, 935, 936, 937, 1016, 1073, 1268, 1272, 1276, 1280.
La Tourmenre. —* Voy. P£cor.
Larreu (Jeanne), prop., 4o.
Larrieny, dessinateur, 216.
Launay (Moulin de), 18, 21, 49, 51, 53,162,901, 204, 340, 418, L21, 434,454, 460, 495, 707, 7138.
Launay, orfèvre. — Voy. DE Launay.
sergent, 598.
——— ter., 340, 418.
Launay, voit. — Voy. DELAUNAY.
Laurens (Charles), prop., 155.
(François), dit Duczos, invalide, 7h41, 1287.
(Pasquier), mag., 78, 5138, 800.
garçon fontainier, 1158.
ouvrier tué, 1273.
Laurent (Pierre), voit., 806.
employé, 1075.
Lauriers, 894, 957, 958.
de Flandre, 1120, 1214, 19925.
francs, 1096, 1225 ,1926 ,1931,
roses, 1225, 1933.
thyms, 1026, 1248.
Laurior, ser. — Voy. Lorror.
Laurier, marchand, 863, 916.
Lauvernay (Simon), dit La FRanœHiIsE, invalide, 488.
ou Lauvrenn (Simon), dit pu VERcer, invalide, 489, 741, 742, 959, 960. :
Lavany, invalide, 1278, 1270.
La VaLzée (Jacques Guion, dit), ma-
nœuvre , 689.
ingénieur, 687, 1077, 1079,
La Vazuière (Hôtel de), 315, 978, 980, 982, 983, 984, 985, 991: 998.
(Maison occupée par M°° De) à Paris, 77, 1162, 1168.
La VAussELLE . capitaine de charrois, 938,
Lavaux (Charles), dit La Tour, invalide, L88.
(Pierre), charp., 1205.
Lavecngr (François), jard., 249, 260, 387, 745, 964, 1231, 1293. ;
(Veuve), jard., 114.
Lavener (Noel), ter., 525, 811, 812, 813, 814, 820, 1039, 1040, 1237.
La VerDuRE. — Voy. JarTray.
Laverneau (Dame), prop., 38, 39.
La Verrière (Bois de), 1098.
(Étang et aquedue de), 414, h22, 589, 672,674, 675,676, 677, 863, 913, 925, 927, 928, 999.
——— (Fond de), 418.
La Vienne ( Michel), mat., 30, 187, 322, h57, 715, 943, 94h, 116o.
LAVIER (Élisabeth BERTON, veuve), men., 70, 73,160, 166, 194, 229, 224, 231, 289, 358, 363, b14, 801, 920, 1064, 1951.
gi
IMPRIMERIE NATIONALE
La Vieux où Larteux (Hierosme), dit TouLouzan, ser., 18, 93, 179, 177, 184, 195, 203,300, 318, 433, 476, 611,612,706, 884, 901, 933, 1110, 1197, 1197.
Lavrez (Claude), jard., 1026.
Laviene (Charles Nicoras, dit), ter., 24, 133, 167, 200, 318, 339, 445,
(Louis), taïllandier, 762.
jard., 6o4, 646, 657.
marchand de bois, 711.
ter., 1147.
treïllageur, 905.
La Vire (René), charp., 734, 1107.
La Viouerre, garde établi à Vieïlle-Église, 958. — Voy. LEFEVRE.
invalide. — Voy. Georces, Ver-
GE
ca
mat. — Voy. MErCERON.
——— préposé aux bâtiments, 343, 383, 186, 492, 531,726, 947, 949, 957,
Laviron (Pierre), sc., 140, 278, 367, 438, 479, 522, 621, 993.
Lavocar, invalide, 496, 7h1, 1278,
Lavoine (Pierre), prop., 39.
Lavois (Louis), dit Sarnr-Nrcozas, invalide, 742.
La Vorsière, garde de la Prévôté, 38.
Lazeré (Veuve), potier de terre, 781.
LEau (Charles), 838.
- men., 1006.
Le Barue (Thomas), paveur, 848.
Le Baron, marchand de bois, 65.
Le Bas, employé à Maintenon, 853. \
ouvrier, 363.
Le BEau, vigneron, 1035.
Lesec, prop., 41, 45.
Le Berraow, employé à la rivière d’Eure,
Le Beseue (Charles), trésorier général des bâtiments, 117, 251, 256, 257, 260, 266, 374, 389,399, 566, 571, 576, 728, 851, 871, 967, 971, 976, 1109 ,1111,1119, 1113, 1110,1117, 1199, 1199, 1133, 1138, 1146, (TS Ab AAbU, AT D0 6470 1184, 1900, 1206, 1255, 1257, 1263, 1265, 1273, 1280, 1982,
dessinateur, 471.
Le Bevr, marbrier, 1187.
Le Banc (Robert), dit Le Prcarn, invalide, 7h41, 7h42, 960, 961, 1288.
———— gr. en méd., 1193.
marchand de bois, 680.
marchand de monnaies, 1095,
prop., 867, 916, 1075, 1286.
pe LA Gousse, inspecteur de Maintenon, 686.
Le Brown, gr., 356, 541, 785, 1194.
employé, 1074.
vidangeur, 311.
Le Boœvr, dit Duoponr, ter., 47, 64, 338.
Le Borssezxr (Guillaume), briquetier,
Le BoureuiGeNon. -— Voy. GIRARDIN.
Le Boureux (Michel), jard., 49, 185, 243,973, 379,410, 183, 853, 911, 955, 1082, 1139, 1271, 1983.
Le Brer (Geneviève), veuve de Gratien MENARDEAU, prop., 156.
(Guillaume), prop., 156.
orfèvre, 463. 4
Le Breton (Hercule), gr. en méd., 786, 1015, 1193.
employé, 467, 685.
maitre de forges, 33, 59, 189,
prop., 38.
ter., 46/7.
Le Bron (Charles), premier peintre du Roi, 5. 6,14, 103, 104, 141, 422, 117, 138, 138, 139, 104, 235, 243, 251, 277, 380, 389, 390, Ao8, 136, 483, 489, 566, 720,725, 728, 7ho, 889, 948, 967, 1088, 1449, 1268, 1209, 1270, 1295.
(Guillaume), vidangeur, 1134.
frères, marchands, 640, 886.
portier de l'hôtel des Inspecteurs,
gc., 10, 162.
Le Carponxer (Guillaume) , ouvrier blessé,
Le Cerr(Jacques), ter. , 804, 806, 1034,
——— (Maurice), carrier plâtrier, 449, 545, 549, 837.
(Maurice), charp., 841, 849.
—— (Maurice), voit., 290, 682, 694,
Le Cuaron (Veuve Claude), prop., 156.
Le Gzerc (Charles), charp., 16, 56,68, 92, 199, 180,191, 211, 311, 841.
ROI
Le Cerc (Charles), ter., 830.
(Denis), mac., 372.
—— (Jacques), meunier, 186, 324.
(Jacques), ser., 379, 531, 934.
jeune (Jean), carrier blessé,
(Jean), taillandier, 849.
(Jean), scieur de long, 343,345, L58, 841, 893, 1106.
——— (Pierre), dit Prrre, ter. — Voy.
Prrr.
(Sébastien), gr., 100,118, 217,
entrepreneur, 598, 855.
prop., 456, 157.
sc., 93.
tailleur de pierre, 428.
(Veuve). — Voy. Lécer.
vitr. et p. sur verre, 1170.
Le Cocois (Pierre), marinier, 498, 799 956, 1274.
Le Cour, ter. ou entrepreneur, 25, 61, 65,68,86,167,168, 177,199, 207, 208, 243, 276,299, 307, 337, 348, L19.
Lecowve (Étienne), charron, 554.
(Jacques), charp., 30, 187, 329,
(Louis), concierge de l’Académie, portier du Louvre, 242, 537, 538, 780, 1010, 1204, 1267.
——— (Louis), dit La Marcus ou La Mare, invalide, 488, 493, 741, 959.
(Louis), se., 11,57, 91,93, 139,
(Olivier), ouvrier blessé, 737.
——— (Thomas), scieur de long, 1164.
charron, 469.
garde morte-paye du Louvre, 952.
greffier de l'Escritoire, 23, 68,
jésuite, 579, 660.
ouvrier blessé, 738.
(Veuve). — Voy. Hacarr.
voit., 450.
Le Cowrois , invalide. — Voy. GurcLauwe.
Le Conrié (Claude), jard., 1240.
Le Conte ( Antoine et Jean), prop., 155.
Ls Coo (Christophle), marbrier, 443.
jf]
Le Coo, manouvrier, 1190.
Le Corner, mat. — Voy. CORDIER.
Le Cosquino, p., 334.
L'Écossars. — Voy. RamEsAI.
Le Courr, employé aux Capucines à Paris, 383, 484,726, 948, 949, 950, 955, 1268, 1269, 1270.
Le Courier (Louis), jard., 115,226, 249,360, 361, 863.
Le Couruer où Le Courezuer (Guillaume), jard., 260, 387, 490, 7h5, 964, 1293.
Le Danois, voit., 173.
Le Doux (Guillaume), mat., 30, 188, 329, 457, 715, 943, 945, 955.
(Michel), jard., 822, 1043 ,1341,
fondeur, 775.
Le Dru (Jean Asseun, dit), charp. et voit. par eau, 64, 911, 323, 504, 760, 1215, 1293, 1262. — Voy. As- SELINE (Jean).
Lepuc, entrepreneur, 872, 1072, 1287.
Leresvre ( Catherine), jard., 849.
(Claude), concierge de la maison
de la Religion, à Saint-Germain , 115,
121, 250, 255, 388, 7hb, 064,
(Étienne), marinier, 814, 1246.
—— (Gilles), ter., 29, 31, 35, 61, 64, 85, 86, 90, 149, 167, 551,
(Jacques), batelier, 805.
——— (Jacques), carrier, 837, 1058.
——— (Jacques), laboureur à Vincennes,
(Jacques), ter., 689, 809, 1043,
(Jean), tap., 99,100, 215,353,
(Nicolas), men., 1020, 1165,
(Nicolas), ter., 899.
——— (Pierre), carrier, 545, 549, 838.
(Thomasse), veuve FraNcHON, con-
cierge de la petite écurie de Saint-
Germain, 115, 249, 260, 387.
(Veuve), artificier, 327.
commis , 104.
contrôleur triennal des bâtiments,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Læresvre, courrier, 65.
employé à Chandelle, 687, 1078, jard. , 1008.
ou Leresure , mathématicien, 378, L96, 1013, 1200.
plombier, 96.
(Veuve), plombier, 82, 84. prévôt des Invalides, 656, 1286.
de Saint-Cloud, prop., 534.
sc., kh1, 627, 994, 1170.
voit., 881.
(Dame), 377.
DE NONGLANGÉ (Antoine), invalide,
RÉ E
Lerèvre (Paquette), veuve Léçer, prop.,
dit La Viouerre, garde de l'étang de La Tour, 1268, 1269, 1272, 1277.
LE Framanp (Théodore), meunier, 714,
Le Forr (François), mac., 937, 1280.
Lerranc, ouvrier en ciment, 955.
piqueur blessé, 957.
ter., 175,283.
Légat (Audience du), méd. — Voy. Audience.
Lécé, nattier, 370.
Lecenpre (Jacques), ter. et jard.,28,35, 150, 151, 167, 168, 293, 301, 305, 338,344 ,382, Ag1, 506, 790, 791, 1018, 1091, 41030, 1919, 1991, 1299, 1226.
(Jean), couv., 47, 91, 142, 205, 343, h6o, 636, 1107.
—— (Jean), prop., 39, ko, 156.
préposé aux bâtiments, 486, 497.
Lécer (Jacques), jard., 368, 552, 830.
(Jean), mat., 1160.
(Marie), veuve LEcLErc, prop.,
(Philippe), dit La Force, invalide,
(Pierre), commis aux dépenses,
(Veuve). — Voy. Lerèvre (Paquette).
Lécerer (Jean), sc., 11,136 , 160,169, 172, 178 , 181, 278, 810, ha, 618, 621, 623, 890, 918, 990, 1178.
LÉGERIN, men. , 290.
L'Éeuse (Pierre), dit La Rose, invalide, LITE
Leçoux ; ser. et fondeur, 82, 183.
ou Lx Gousr, inspecteur des travaux, 383,484, 494, 495, 724, 796, 947, 949, 950, 1267, 1268, 1269.
Lecran (Noel), vidangeur, 189, 213, 325, 347, 350, 351, 4h9, 459, 639, 656, 658, 906.
Lecranp (François), paveur, 848, 1063.
(Henri), se, 309, 4l2, 619,
(Veuve Henri), prop., 297.
——— (Jean), poseur blessé, 736.
(Jean), dit Samr-MarTin, invalide, 487, 742, 959, 960, 1278.
—— (Nicolas), charp. blessé, 737.
——— (Pierre), charp. blessé, A9.
(Robert), invalide, 741, 960,
(Logement du s'), 353.
Le Grez, blessé, 730.
Leeris (Louis), 518.
Le Gros (Louis), sc., 11, 19, 90; 25, 57, 92, 118, 137, 138, 140, 158, 160 , 163, 164, 169,172, 181, 190, 232, 259, 278, 311, 330, 307, 390, L37, k73, h78, 522, 567, 626, 729, 967, 993, 1115, 1116, 1179, 1296.
Le Grou, ser., 901, 902, 1165.
Le Grus, marbrier, 98.
Le Guer (Nicolas), ter., 1034.
Le Honere (Étienne), sci) 44,: 68, 71, 136, 137, 139, 160, 1792, 174, 179, 178,197, 9392, 310,319, 336, 367, 439; 619, 625,628, 922,992,1179.
Læenonere (Louis), p., 22, 55, 68, 87, 141,160, 184,189, 275, 376, 529.
Le Honrë (Jacques), fondeur, 10038.
Lenoux, employé, 706.
vitr., 183.
Le Jay (Jacques), ter. et treillageur, 517, 523, 524, 80h, 809,810, 813, 822, 1038, 1041, 1235, 1936.
Le Jeune (Christophle), vidangeur, 83, 202, 312, 345, 564, 639, 757, 894, 1001, 1118, 1189.
Leseuneux, ter., 36, 142, 175, 202, 465. :
Le Joncezeur (Nicolas), fontainier, 32, 50,71, 86, 141, 187, 1938 , 285, 291, 315, 329, 348, 370,428, 452,453, h67, 479, 492, 5238, 845, 549, 6o2, 644,675, 697, 705, 710, 723, 807,
Qt.
Le Jongleur (Regard de), 1250, 1251.
Le Juce (Claude et Élisabeth), jard., 113, 248,258, 386,743, 962, 1292.
Le Juste (Jean-Baptiste), mat., 716, 943, 944, 1160.
Le LarGe (Philippe), prop., 37.
Le Lican ou Le Lieau, men., 556, 768,
Le LieRRE, (er., 910.
LeLrèvre, mac., 362.
Le Lionnors, scieur de long, 893.
Le Lowe (Jacques), couv., 503, 769, 856, 913.
Le Lorrain, élève sculpteur, 726, 950, 951, 1266.
(THEvENN , dit). — Voy. Taevenin.
Le Lovp (Charles), p. en bâtiments, 188, 213, 275, 324, 325, 653,671, 675, 927, 1154.
—— (Jacques), fondeur, 346, 349, L64, 476,633 ,656, 885, 921,1093, 11192.
Le Maiçre (André), ter., 171.
le jeune (Claude), ter., 171.
(frères), ter.,.25, 26, 34, 39, 60, 61, 66, 92, 141, 171, 177, 199, 307, 317, 337, 34h, 345.
LEMaAIRE (François), dit »'Esanvizce ou DE SaiNvizce , invalide, 487, 741.
(Gabriel), mac., 679.
—— fayencier, 27, 171.
—— fondeur, 32, 50, 64, 53, 446, 162, 186, 189, 217, 233, 282, 292, 306, 320, 329, 326, 869, 458, 469, 695, 885, 1151.
(Veuve Nicolas), fondeur, 332, 144,148, 167, 180, 20h, 205, 206, 209, 218, 233, 287, 310, 315, 396, 156,462, 614, 633, 822,921, 1093,
rs SC: 11070.
Le Maisrre (Charles), tailleur de pierre,
(Philippe), dit La Barre, garde des
arbres des avenues, 951, 1266.
(Pierre), maç., 54, 73, 76, 86, 118,151, 163 ,164, 165, 204, 292, 209, 308, 391, 412, 413, 428, 513, 567, 585, 586, 587, 588, 589, Goo, 601, 604,642, 678, 729, 800, 862, 863, 869, 870, 872, 873,875,896,
Le Muse, dit TourNEvILLE, invalide, L87.
Le Manseau, charp., 520.
Le Marcmanp, invalide. — Voy. Mar- CHAND.
vitr, — Voy. MarcHAND.
Le Marmier (Adam), voit., 692.
Le Merxx (Nicolas), ter., 1155.
Le MenesrRez, ancien trésorier des bâtiments, 871.
Le Mgrorer (Charles), vitr., 191, 255, 393, 70, 732, 1298.
Le Msze (Louis), 1254.
(Louise), veuve Christophle La- GNIEL, prop., 37.
LeMoNxiER, voyageur. — Voy. Mosnier.
Le More (Jacques), horloger, 775, 1000.
Lemoyxe (Antoine), prop., 36.
(Gilles), fondeur, 369, 464,598, 614, 633, 655, 695, 713, 819, 885, 902, 903, 919, 933,934,939, 940, 941, 1044, 1093, 1111, 1119, 1150 ,1158, 1246.
—— (Guillaume), couv. 768.
——— le Lorrain (Jean), p., 560, 772, 803 , 986, 1186.
= (Pasquier), jard., 1126.
—— (Philippe), prop., 296.
(Pierre), jard. ,24, 27, 158, 646, batelier, 761.
élève sc., 726, 950, 951, 1266.
(Les), p., 15, 209, 210, 304,314, 334,347, 348, 351, 366, 435, 516, 615, 653,772,
. de Paris, p., 98, 435,475, 616, 653; 986, 1169.
le-Troyen, p., 435,616, 889.— Voy. ci-dessus Le Moy le Lorrain.
- ter. , 339 L20, 925.
Lempoix, invalide. — Voy. De Lewporx.
Le Narce (Jean et François), jard.,
Le Niècre, Le Nerre ou Nècre (Pierre), sc., fondeur et doreur, 218, 314, 459, 634, 885, 996, 1182.
Lexranr (Louis), doreur, 279, 985.
commissaire des guerres, 561, 562, 762, 1011, 1094.
T7 couv. en paille; 827.
Le Nom (Marguerite), prop., 296,
RO
LexormanD (Henri) , maître batelier, 74,
ter., 75.
Le Nosrre (André), jard., 5, 104, 113, 117, 119, 128, 134, 233,948 ,950, 258, 257, 258, 269, 273, 373, 370, 384,385, 389, 392, 499, 566, 568, 579, 660, 728, 730, 743, 959, 853, 911, 962, 966, 969, 1082, 1139, 1292, 1209, 1297.
Le Pace, doreur, 19, 63, 97, 139,158, 176, 196, 279, 308, 310,334, 478.
Lepace, épinglier, 864.
Le Païs, se., 4h41.
Le Parmenrier, dit FALLAIZE, jard., 190.
Le Pas (Martin), mac., 751. — Voy.
Dusvisson (Jacques).
Le Paurre (Jacques), gr., 98, 100,220, 306, 655, 785, 1170.
(Pierre), sc., 539, 691.
Lépés, maç. — Voy. Lespée.
ter., 66.
Le Perrier, 619.
Le Peru (Étienne), ter., 1280.
Le Perir, libraire, 314.
Le Prcar», charretier, 224.
Le Prceur, mouleur, 1178.
Le Pin, soldat, 683.
Lepor (Louis), inspecteur, 49, 105, 244, 294, 380,493, 721, 952.
(Héritiers de Louis), 952.
Le Presrre, prop., 45.
LEPRINCE, paveur, 183,
—— ter,, 491,
“Le Prov, ter., 645.
Lerrousr, vitr., 82, 84.
Le Queux (Étienne), frotteur, 75,
Le Qui, fondeur, 634.
LERANGE , ler., 1147.
Le Ricue (François), prop., 534,
marchand de bois, 346.
Le RonD (Jean), bourguemestre de Liège, 549, 846.
Le Rover (François), carrier, 837.
(Veuve), prop., 534.
Le Roux (Christophle), maître des vaisseaux, 187, 322, 456, 719, 943, 94h, 1120, 1159.
(Jean), dit L’Orance, invalide, 7h.
(Nicolas), prop., 46.
—— (Pierre), tailleur de pierre, 799.
(Remy), employé à Fontainebleau,
I RE RS EEE PS
ds En
Le Roux (Veuve Remy), 262, 396, 573, 747: 973.
(Robert), entrepreneur, 514,599,
maitre canonnier, 31.
——— vitr., 96.
(Veuve), 46.
Le Roy (François), jard., 713, 12138,
(Gilles), plombier, 78 , 119,166,
(Guillaume), entrepreneur, 698,
(Guillaume), nattier, 470.
—— (Les), nattiers, 348, 469.
(Veuve), nattier, 85.
(Guillaume), voit., 763.
(Hubert), men., 754, 755.
——— (Jacques), ouvrier blessé, 734.
Hi]
(Jacques), voit. et ter., 23, 27, 48,57, 66, 72, 78, 86, 145, 169, 175, 178, 189, 199; 203, 205, 207, 211, 232, 276,299, 317, 3306, 337, 34a, 347, 349, 418, h19, Loë.
(Jean), voit., 323, 505, 656, 195, 869,917, 1001, 1026, 1214.
(Jean-Ursin), ser., 675, 676, 883, 884, 926, 933, 982, 1149,
(Louis), dit La Venoure, invalide,
(Louis), ser., 711.
——— (Louis), tourneur, 66,343, 351, 636,638, 888, 893, 934, 1191.
——— (Mathieu), ter., 447, 710, 1979.
(Nicolas), ser., 433, 563, 611,
(Robert), voit., 797.
(Vincent), men., 182.183, 214,
copiste, 463.
—— Mac. , 960.
marchand de bateaux, 761.
Lens (Louis), voit., 1031.
Le SAN, men., 170.
Lescarcezze (Claude), jard., 956.
LESCARSELLE, men. , 393.
LescHauDé, men., 50»,
Lescaiquier, chaudronnier, 53, 228.
(Héritiers), 202.
Lescorcué, arpenteur, 1262, 1272.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Lescornis, manœuvre, 228.
Lescuyer (Antoine), dessinateur, 795, 224,363 ,527, 725, 808,820, 1049,
(Michel), prop., 46.
Lesçuiicer , prop., 156.
LeseuizLon (Pierre), ter., 814.
Lesreur, charp. blessé, 147.
Le Sourp (Gérard) ,mag.,311,531,1153.
LEsPAGNANDEL (Mathieu), 140,169, 178,202, 278, 890, 439, k79, 567, 628 , 729, 967, 995. 1180,
Lespég l'aîné, mac., 28, 54, 62, 68,
le jeune (Louis), 364, 643, 1193.
Lespérance , appareilleur, 306 , 425, 489,
entrepreneur,
Voy. Juxen, LanGrois, LANTRADE,
TRIPET
Lespiay, invalide, 492. Lespine (Alexandre), maç., 282, 113, (Alexandre), prop., 4o.
——— (Charles), nattier, 469, 908.
——— (Philippe), ter., 471, 1254.
voit., 62.
Lespicoza (François), sc., 11,137, 139, 140,172, 181,277, 278, 867, 130, k73, 522, 624, 819, 990, 11419, 1173, 1178; 1179.
Lespinouze (Bernard), vitr., 19, 56, 94, 136, 163, 179,190,275, 312,333, h10, 412, 434, 480, 613, 614, 651, 903, 1111, 1129, 1944.
Lespy (Nicolas), dit La RanGéE, invalide,
Lesranc, carreleur, 65, 343.
Le Sueur (Nicolas), ter., 809, 814, 820.
(Robert), charron, 1247.
Le Tarzzy, jard., 508.
Le Tezcrer (Paul), jard., 1285.
(Pierre), couv., 1107.
chancelier de France, prop., 152.
ouvrier blessé, 1275.
——— (Veuve), prop, 534.
Le Tessier, invalide, 1279.
Lettres de change. — Voy. CLerx, For- MONT.
Leucoruées, stat., 988, 996.
Le Vacner (Simon), portier du Palais-
Royal, 120, 255, 393, 731, 745, 963, 1292.
Le Varzcanr, marchand, 382.
Levant (Animaux et oiseaux achetés en), h,6,109,112,596,668,875,918, Poules, etc.
(Compagnie du),
Voy. Autruches, Moutons,
(Draps envoyés dans le), 7, 109, 129, 234, 270, loi.
(Voyages au),
Le VASSEUR (Étienne), ter. , 206, 288, 531, 700.
(Jean), calfateur, 1189, 1253.
——— (Louis), ter., 840.
——— étudiant peintre ou sculpteur, 288.
——— manœuvre, 806.
—— prop., 42, 43,159,157.
relieur, 562, 779. u
Levau (L'abbé), 239.
Levé (Julien), meunier et charp., 50, 186, 324, 455, 471, 714, 939, 949,
(Pierre), macç., 222, 230, 358, L25, 642, 643.
Léverccé (Georges Bouvue, dit), ter.
Lo2, 674, 925, 1104.
Levesque (Pierre), dit Desvreux, invalide, 7h2, 1988.
Leviers (Fourniture de), 279.
Le Vieux (Denis), ter., 1218.
Le Vicoureux, ser. — Voy. ViGourEux.
Le Voun, garde de la garenne du Louvre,
Leyde, 1200.
Lézard écaillé, planche gravée, 784. Luazrranr (André), limousin blessé, 1275.
Laérauzr, voit., 646.
Lrermnor, brodeur, 471, 775, 9538.
Laérirter, charron, 111
——— fils, brodeur, 723, 7961, 1265.
L'Heureux (Jean), ouvrier blessé, 957.
LHeurEux , ter., 27.
Liarps (Les), taupiers, 66, 210, 327, 342, 345, 459, 636, 764, 892, 1000, 1119, 1188.
Libage (Pavéde), 544, 545, 550, 837,
Libages, 147, 284, 1250.
Liserr, Liège, 46, 48,111, 146, 284, 288,547,
maerbrier , 630, 891.
Liège (Chaînes de), 693, 850.
(Chapitre de Saint-Martin à), 1095, 1143.
- (Cuirs de), 847, 850, 1062,
(Fers de), 845.
Lieux communs, 518, 519, 805, 898, 906, 1001, 1038, 1048, 1189. — Voy. Marly, Versailles.
Liceté (Jean), mat., 944.
Licnières, élève peintre, 950, 951,
(Compagnie de), 1104.
Lilas de Perse et blanc, 1025, 1030.
Lille, 1214.
(Chambre des Comptes de), 7 109, 129, ‘182, 234, 235, oh,
—— (Intendant de). — Voy. De Ba- GNOLS.
-—— (Lieyéenant du prévôt de). — Voy.
RoLrann.
——— (Prise de), figurée dans un bassin d'argent, 406.
= (Manufacture de linge damassé à), 915.
Limaçons pour la machine de Maintenon,
Luray ou Lruer, taillandier, 119, 206, 307, 345.
Limoges, 1086.
(Hôtel de). — Voy. Versailles (H6-
tels). :
Limours, 398, 558.
(Chäteau de), 1092, 1171.
Limousins , maçons, 694, 708,938, 1275.
Liver, 65.
Linge damassé (Manufactures de), à Maintenon et à Lille, 858, 864, 915,
Lion (Jean), ser., 565, 769.
er Jarde, do4/l:
Lionxe (Maison occupée par M. nx), à Paris, 1169, 1168.
Lronnois (Fleurant Escourriter , dit) , ter., 683, 1069, 1072, 10738.
scieur de long, 1106.
ser., 23, b8.
Lions de Médicis (Moulage des), 317.
Lions (Forêt de), en Normandie, 73, 508, 789, 1010.
Lior (Charles), ter., 815, 1039.
Lis achelés pour le Roi, 1019, 1025,
Lisqur (Pierre), marbrier, 630, 632, 713, 761, 891, 905, 941, 998, 1116, 1157, 1185, 1186. — Voy. Lix.
Litières, 146, 287, 290.
Liver, tourneur, 638, 699.
Livourne, 1210.
Livres (Achat de) pour le Roi, 538, 579,583, 660, 663,718, 719, 777; 778, 779; 917, 976, 1008, 1199, 1900, 1902.
de médailles, 778.
—— d'inscriptions et de bas-reliefs,
(Transport de), 1001.
Lixe (Pierre), marbrier, 14, 22, 925, 55, 68, 137, 138, 161, 176, 189, 198, 232, 302, 320,322, 324,336, 8h4, 347, 348, 360, 367, Lho, 443, 456, 472, 891. — Voy. Lisqu.
Lizer (Antoine), dit Larorce, invalide, 7h.
Lorez, ser. — Voy. DELoBeL.
Locneron (François), soldat, 1285,
(François), voit. et ter., 760, 1068, 1071, 1073, 1145, 1283.
Losrs (Henri), dit LAFonTaIe. — Voy.
LAFONTAINE
Loge (Ile dela), 543, 5527; 680, 836, 838, 8ho, 847, 868, 921, 1057, 1058, 1085, 1086, 1249, 1254.
Loges (Les), près Saint-Germain, 225, Loi, 487, 1034, 1931, 1930.
(Avenue ou route des), 73, 76,
(Guré des), 464.
Lorr (Baptiste), inspecteur, 1079, 1080.
(Alexis), orfèvre, 7, 15, 111,
379, 899, Lo2, Lo7, 467, 480, 481,
(Louis), gr., 101, 236, 377.
mathématicien, 497, 759, 1009.
Loire (Châteaux de la), 102.
Lorseau (René), prop., 46.
chirurgien, 1274, 1276.
Lorsecer, carillonneur, 1276. :
Lorsrron (Hiérosme), ter. et voit., 13, 24,29, 35, 47, 56, 86, 97, 112, 140, 141, 146, 151, 165, 179, 199, 2938, 801, 802, 319, 370, 422, 4h, 507, 528, 64h, 671, 873, 898, 924.
7—— (Jean), ter., 1264.
Lorzezeur (Jacques), maç., 1032, 1037,
Lomsanp, fondeur, 219.
frotteur, 82.
Lomwerox (Léonard), employé à Houx, 1078 , 1079.
Londres, 537, 559, 719, 777, 779, 976, 1199.
Lonçar (Jean), marchand d'outils, 228, 555, 84o.
Lonccawr, préposé aux bâtiments, 486, h94.
(Veuve), 495.
Longchamps (Dames de), 45.
Loncrré, soldat blessé, 737.
Loncverr (Marquis DE), prop., 535.
Loncuer (Gérard), ser., 844, 10692,
(Jacques), serrurier, 844, 1069,
: (Jean), ter., 423.
Loppin (Valentin), tonnelier, 1020, 1086,
Lorance, tailleur de pierre, 1101.
L'Orance. — Voy. Le Roux et Roux.
Lonica (Jacques), gondolier, 716, 944, 945, 1160.
Lortzon, ter., 447. à
Lorior ou Laurtor, ser., 195, 302, 304,
Lorme (Pont de), 1072.
Lorwier (Ambroise), manœuvre blessé, 7ho.
Lorraine, 362.
Lorraine (Chevälier ne), 130, 235.
——— (Médaille du due ps) sur la prise de Bude, 1201.
Lory (Julien), horloger, 466,513, 590, 656, 806, 819, 907, 1006, 10385, 1048, 1133, 19232.
Lortr (Pierre), invalide, 488.
Lori (Jean), goujat blessé, 738.
Louoxarp, voit., 13, 24, 27, 89, 140, 178, 205, 206, 208, 280, 287, 339, 350, 410.
Louchet, sorte de hoyau, 692.
Louis, dit Laganne, invalide, 7h2.
ter., A4o.
Louis XIII, méd., 370.
Louis XIV, 593.
(Bustes de), 178, 437, 620, 627,
—— (Médailles de), 541, 54a, 785, —— (Portraits de), 619, 773.
Louis XIV (Statues de), 325, 336, 373,
—— (Statue équestre de) envoyée de Rome, 561,565, 691, 719,722, 702, 153, 754,765, 758, 759,760, 763, 764,894, 952, 1106.
(Statue de) sur la place de l’hôtel de Vendôme, 622,765, 776, 978, 981, 982,983, 987; 999 1001, 1009, 1163, 1165, 41167, 1176, 1181, 1189, 1190.
Loupes d'argent doré, 463.
Lourner (Veuve), tap., 99, 216, 355, 533, 707, 865, 874, 916, 1084, 1089, 1092, 4096, 1140.
Lousre, inspecteur des bâtiments, 687, 724, 1078, 1079, 1080, 4289.
Louveciennes. — Noy. Luciennes.
Louvereau, employé, 689.
Louvertin (Siméon), dit pu VERGER, invalide, 749.
Louviers, inspecteur, 1080.
Louviers, 597, 668.
ou Louvière (Carrières de), 688.
(Île), à Paris, 1291.
Louvienx (René ne), concierge du château du Louvre, 190, 954, 392, 569, 731, 969, 1297.
Mivrouarp (DE). — Voy. Mir- TOUARD.
Louvors (François-Michel Le TELLIER, marquis DE) et DE COURTANYAUX, Sur-
intendant et Ordonnateur général des bâtiments, 74, 75, 77, 152, 225, 229, 388, 389, 394, 895, 65, 571, 576, 727, 728, 733, 966, 971, 972; 976, 1294, 1299, 1804.
Louvois, 186, 724.
Louvre (Palais du), 52, 79-80, 110, 118, 127, 173, 176, 214, 240, 241, 252, 274, 302, 852-353, 390,719, 729, 731, 791-764, 958, 967, 969, 982, 1162, 1164, 1189, 1296,
(Appartements des s'* LEFÈVRE et Harpoun au); 980, 1163, 1165, 1166, 1167.
——— (Appartement de M. le Prince ou M. le Premier et logement des écuries au), 499, 1162, 1163.
(Appartement de la Reine mère
au), 1167.
(Appartement de M°° De THiANce
au), 214.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Louvre (Ateliers de Mazière et de GRENIER au), 1162, 1164, 1165.
(Balancier des médailles au), 164, 151, 752,753, 764, 755, 756, 757.
——— (Calcographie du), 100.
——— (Chapelle du), 378, 538.
(Continuation du bâtiment du),
(Cour du), 1162, 1167.
(Gages d'officiers du), 120, 254,
(Grande écuriedu), 91,752,793, 154,757, 787, 1016, 1162, 1165.
——— (Petite écurie du), 80, 171, 815, L98, 499, 500, 501, 751, 753, 754, 755,757, 980, 982,983,98h,1162,
(Façade du), du côté de Saint-Ger-
mainl’Auxerrois, 751.
(Fontaines du), 119, 254, 392, 568, 730, 969, 1297.
——— (Galeries du), 5,40, 359, 754, 753,787, 969, 1162, 1163, 1164, 1466,1167, 1297.
(Gardes mortes-payes du), 942»
(Garenne du) , 763.
——— (Imprimerie du), 4200.
——— (Jeu de paume du), 197, 201.
(Galerie d’Apollon au), 164,
(Logement de M.1e comte ne LIoNNE aux grandes écuries du), 1168.
(Logements attenant le jeu de
paume du), 979 ; 980.
—— (Logements des officiers de M. »e Vivonne dans la cour du), 564.
(Magasin du), 352.
——— (Maisons achetées autour du), 4, 5, Lo.
—— (Muséedu),170, 562, 581,583, 584, 585, 586,587, 589, 592, 593, 596, 874.
(Orangerie, jardins et pépinière
du), 215,505.
(Salle des machines au), 499. — Voy. Tuileries.
——— (Salle des Suisses ou des Gardes au), 500.
(Tableaux du Gabinet du) , 163.
——— (Tapis de la grande galerie du),
(Vieux), 169, 312, 751, 702.
Loyers de maisons, 3, 108-109, 127,
Lucas (François), ser., 134, 135, 161, 171, 179; 195, 209, 214, 275, 310, 332,352, 133,478, 499, 613, 650, 155, 756,884 ,901, 902,983 ,1090, 1110, 1198, 1166, 1167.
(Guillaume), prop., 152.
(Jacques ou Jean), plombier,
ouvrier blessé, 363.
Lucer (Pierre), dit La Franonise, invalide, 488, 741, 959.
Lucrer (Jean-Gabriel), ser., 18,55, 58, 77; 464, 194,176, 183, 19b, 919, 229,275, 303, 313, 343, 410, 431, 432,473, 515, 612,650 ,801,1129;
fils, ser., 18.
Luciennes ou Louveciennes, 28, L3, 85, 145, 150, 152,153, 154,155, 156, 157, 294, 295, 206, 297, 384, L03, 5o4, 506, 520, 550, 551, 553, 583, 662, 840, 855, 912, 1061, 1087, 1141, 1239.
(Aquedue de), 1037.
——— (Carrières de), 326, 7ho.
(Chemin de) à la machine de
Seine, 840.
(Étangs de), 740.
——— (Moulins de), 287, 453, 454, 5hh, 551, 1087, 1141.
—— (Réservoir de), 285, 525, 825, 836, 855, 922, 1058, 1059, 1065, 1249, 1250.
(Seigneur de), 1066.
Luçon, 1001.
Lucor, marchand de terre de Hollande,
Lune (Appartement du due pe) à Saint-
Germain, 74.
Luriier (Étienne), invalide, 741.
Luxer, bücheron, 350.
Lunette (Support de), à trois bras d’échelle, pour l'Observatoire, 1009.
Lunettes (Verres de), 1187.
d’aisances, 816.
des étangs, 421, 492.
Luquer, men. , 9,135, 299, 34.
Lutteurs, groupe, 437, 622, 1180.
Magie (Jean), men., 1207.
prop., 43.
ter., 340
Magizzon (Dom Jean), bénédictin, 397,
Macé (Philippe), ouvrier blessé, 495.
MaonELARD, prop., b35.
Macniwaz (Pierre), appareïlleur blessé, Machine de l'abbé pE GuYENNE, 202, 207, 211, 218, 800, 310, 314, 341, 349.
de la chaussée de Marly, 525.
de la rivière de Seine. — Voy.
Seine.
de Palfour. — Voy. Palfour.
de Suède. — Voy. Suède.
du chevalier MorranD, pour l’élé-
vation des eaux, 332, 358, 359, 361, 362, 363, 517, 919.
du fond de Buc. — Voy. Buc.
paralectique pour l'Observatoire,
pour lélévation des eaux, 130,
pour les éclipses, 206.
-——— pour le transport des orangers,
Machines à chaleur, 1111.
——— nouvelles, 377, 54o, 783, 1013, 1014, 1209.
pour empêcher Îes cheminées de fumer, 345, 477, 601, 1244.
Mâcon, 760.
Madame (Appartement de). — Voy. Versailles.
MapeLene, tab., 586, 664.
Madeleine (Eaux de la), conduites à Fontainebleau , 896, 1052, 1260.
Mademoiselle ( Appartement de). — Voy.
Saint-Germain, Versailles.
(Tapisserie offerte à), 66.
Madrid (Château de), 4, 82, 191, 214, 255, 294, 852, 393, 569, 719, 731, 751, 946, 970, 982, 1161, 1164, 1165, 1168, 1278, 1998.
LuxemsourG (Appartement de M°*° ne) à Versailles, 1101.
Luxembourg, 1275.
(Tableaux représentant), 996. Luxembourg (Fontaines du), 119,
Madrid (Faisanderie de), 753, 754.
Madriers, 556,700, 1060, 1254.
Maestricht ( Le Siège de la ville de), tab.,
Magasin des Antiques du Roi, 204.
des marbres, rue Saint-Nicaise
et vis-à-vis la porte du Cours, 498, 564, 969, 1000, 1162, 1188, 1297.
Macnier ou MANIÈRE, sc., 11, 82, 91,93, 96,140, 161, 172,278, 437, 619, 624, 994.
ou Macnière fils, sc., 437, 622,
Macnior ou Macor (Antoine), charp. et meunier, 321, 347, 350, 429, 455, 656, 714,038, 942, 1138, 1150.
Macnon (Nicolas), maç. etter., 428, 645,
Magny (Bois de), 418.
(Le fond de), 935.
(Rigole de), 674.
Macor (Louis), voit., 1001.
Macorreau (Guillaume), charp., 694. Macnrier (Jean), prop., 297.
Manu (Jean), directeur des plantations
d’ormes, 1224, 199265.
émondeur, 1022.
Mare (Héritiers), prop., 45.
Mauv (Jean), laboureur, 1220.
Maicrer ( Nicolas!), mac. et ter., 25, 35, 5h, 66, 85, 89, 92, 199, 203, 204, 210, 279, 281, 316, 341, 347, L23, 498, 502, 702, 752, 767, 771, 979 ; 980, 1162.
le jeune, ter., 199, 279, 316,
Maïl, 245. — Voy. Versailles, etc.
MaicrarD, charp., 211.
employé, 1076.
—— (Veuve), meunier, 50.
ouvrier tué, 740.
Marzcer (Laurent), mat., 188,399, 457, 715, 943.
Marsror (Noël), vannier, 553, 849, 1065, 1254.
Lyon, 119, 150, 347, 508, 560, 561, 758, 761, 765, 782, 797, 1008, 1012, 1097, 1210, 1213.
Maine (Appartement du duc pu) à Versalles. — Voy. Saint-Germain, Versailles (Hôtels ).
Marnrenon (M°°E),76, 164, 687,1145,
(Appartement de M°*° px). — Voy.
Compiègne, Fontainebleau, Marly, Saint-Cyr, Versailles.
1Maintenon, 678, 679, 682, 690, 691, 692, 694, 837, 862, 1086, 1088, 1089, 1283, 1284, 1287.
——— (Abreuvoir du pont neuf de),
-——— (Aqueduc de), 678, 680, 689, 683, 684, 685, 686, 693, 694, 854, 856, 869, 1066-1082, 1086, 1091, 1094, 1145, 1279-1291.
——— (Ateliers de), 855, 1085.
——— (Blanchisserie de), 1087, 1141.
—. (Briques de), 591,592, 685, 693, 854, 862, 868, 1086.
(Canal parallèle à l’aqueduc de),
(Carte des canaux de ), 1075.
(Château de), 913, 998, 1069, 1070, 1089, 1145, 1283, 19284, 1285 , 1289, 1291.
(Dessin de l’aqueduc de), 1285.
(Église Saint-Nicolas à), 1072. Glacières de), 1286.
( (Hôtellerie du Pressoir à), 869.
Jardin de), 1215.
Lanterne du colombier du chàteau de), 1074.
(Machine de), 680, 682, 684, 690, 693. — Voy. Eure (Rivière d’).
(Magasins de), 680, 681, 1069, 1983, 1286.
(Maison du pare de), 1282.
(Maisons démolies et terres ac-
quises à) pour la construction de l'aqueduc, 854, 856, 857, 858, 864, 866, 867, 868, 869, 872, 874, 912, 916, 917, 918, 1069, 1075, 1086,
PP PL PO EE 7 ES ET
Maintenon (Manufacture de linge damassé à). — Voy. Linge,
— (Marquisat de), 854, 913, 1087,
(Moulins construits à), près la
Blancherie, 874, 918, 1068, 1071.
(Pièce d'eau du château de),
( Pont Neuf de), 1284.
(Pont Rouge de), 1281.
(Ponts de), 678, 680, 857, 874, 912, 1067, 1068, 1072, 1078, 1082.
(Pont dit de Paris, près), 1069.
——— (Réservoirs de), 1030, 10381,
(Rue de la Ferté, à), 1283, 1984.
(Seigneurie de), 857.
Mairin (Caisses de). — Voy. Caisses.
Maison-Rouge (La), près Marly, 805.
Maisons acquises pour le Roi ou lui appartenant, 4, 751, 752, 793, 754, 979; 980,984, 1001, 1016, 1162, 1167, 1189.
Maisse (Blaise), invalide, 74.
Mararer , marchand de méd., 538.
MaarD, laboureur, 226, 227.
Mazer (Jean), charp., 9, 16, 68, 135, 210,974, 276, 280, 309, 311, 319, 330, 331, 349, 391, 4og, 411, 429, 472, 520, 545, 567, 594, 600, 608, 647, 680, 700, 730, 815, 841,889, 899,932, 940, 968, 1094, 1095, 1106, 1126, 1296.
Mazçrance (Denis), épinglier, 822, 907, 1048, 1247.
Maraerge (Nicolas), prop., 554, 848,
(Nicolas), vannier, 111, 9219, 34h, 505, 795, 1024, 1031, 1223,
Malines (Dentelles façon de), 915.
Mazzer, 862.
Malmaison (Sas de la), 688.
Mao, loueur de chevaux, 190.
marchand, 639.
Macon (Pierre), faucheur, 822.
Malpou (Rigoles de), 863.
Mance (Jacques), potier, 1021.
Manchon (Gonduites de fer à), 1103, 1148, 1236.
Manoru, charp. blessé, 737.
Manenri (Nicolas), gondolier vénitien, 945, 1161.
Mansssier ou Menessier (Charles), tréso-
COMPTES DES BÂTIMENTS. — Il.
TABLE ALPHABÉTIQUE
rier des bâtiments, 8, 384,388, 389, 394, hoo, 566, 575,667, 668, 728, 733, 871, 967, 1081, 1295, 1299,
Manessier ou Menecrer (Nicolas), charp., 943, 944.
Mancar, marchand de laines, 1197-
Manon, ser. ou charron, 753, 756, 763, 999$
Manière de prendre les oiseaux au passage, tapisserie, 217, 304, 355, 582.
Manivelles, 47, 48, 53, 79, 146, 161, 284, 289, 290, 291, 547, 548, 844, 850, 851, 1062, 1065, 1252, 1253.
(Modèle de), 849.
Mannequins d’osier pour arbrisseaux, 1024, 1025, 1028, 12923.
Mannes d'osier, 111, 215, 457, 505, 553, 795, 806, 849, 1024, 1031, 1993, 1994.
Mans (Le), 939.
Mansart (Jules Harpouin), arch., 6, 105, 107, 112, 117, 133, 235, 239, oh, 251, 378,381,390, 492, 539, 566, 720, 722, 728,729, 954, 966, 967, 1013, 1208, 1270, 1272, 1295.
Manseau, carrier, 427.
Mansié (Nicolas), charp., 30, 187, 322, 456, 715, 1159.
Mantes, 760, 1031, 1291.
Manufacture des bas de laine au tricot, 106, 2432.
des bas de soie ,4112.
Manufactures, 721, 953, 1277. — Voy.
Dentelles, Linge, Sapt.
Manuscrits (Achat de), 377, 1200,
à miniatures, 859.
grecs, 1200.
Many, limousin blessé, 739.
Marais (Jean), ter., 360, 805, 1034.
Marannow, scieur de bois, 343.
Maramre (Carle), p., 107.
Marbre (Blocs de), 336,352, 374,617, 718, 877; 891, 998, 1002, 1090, 1142, 1187, 1188.
de Rance, 998.
oriental et africain, 272.
statuaire, 1187.
—— vert de mer, 622.
Marbres pour les Maisons Royales, 5, 109, 110,173, 233, 284, 271, 313, 374, 559, 560, 585, 718, 853, 857, 865, 976, 997-999, 1000, 1188,
1210, — Voy. Bourbonnais, Gênes, Italie, Languedoc, Pyrénées, Tables, Vases,
Marc de vigne, 353, 1028, 1226.
Marc (Antoine), arpenteur, 105, 508.
Marc-AnToIE. — Voy. CLÉOPÂTRE.
Manc-AurèLe (Statue de), au palais Brion, 979; 983.
—— (Moule du), 995.
MarceL (Pierre), prop., 46.
Marceun, voit., 352,760, 1188.
Marceron (Jacques), porte-chaine, 328.
Marcmanp (Antoine), carrier, 512, 830.
(François), charp., 850.
(Georges), paveur, 19, 36, 48,
(Nicolas), ter. et voit., 372, 511,
(Nicolas), vitr., 182, 375, 529,
(Veuve Nicolas), vitr., 1964,
(Pierre), dit pes SaBLoNs, inva-
lide, 488, 741, 960, 961, 1278.
botaniste, 221, 377, 501, 54o,
courrier, 65.
ser., 22, 55, 67, 87, 159, 167,
(Veuve), ser., 433.
Marcné, prop., 45.
Marchepied au bord des rivières, 96,
Marcottage, 53, 451, 1023.
Mancou (Gérard), entrepreneur, 600, 602, 642, 864, 876, 877, 896, 928, 1099, 1199, 1128.
Mardelles, 938.
Margau, ter., 96.
MARÉCHAL (Étienne), jard., 1028.
(Remy), dit Sans-Soucr, ter., 928.
Mareiz, commis de la poste à Sedan,
Marc (Nicolas), vitr., 189, 375, 529,
Marguerites, fleurs, 1214, 1216.
Mantace (Thomas), jard., 26, 27, 55,
IMPRIMERIE NATIONALE
150, 9279, 315, 330, 344, 346, Lhl.
Marne (Jean-Baptiste), ser., 613.
(Pierre), ser., 12, 18, 35, 56,
(Pierre), ter., 1040 , 1238.
DE Mépras, méd., 379.
Marié (Antoine), charp., 379, 531.
Marierre (Pierre), vannier, 1027.
de l’Académie des sciences, mathématicien et arpenteur, 683, 689, 1078, 1077, 1290.
ManriGiN, manœuvre, 893.
Mariener, commis des bâtiments, 120, 254, 392, 542, 568,730, 786, 969,
Marin (Eustache), charp., 1075.
(Jean), ter., 340, 4h9, 937.
Marmeau, bourrelier, 679.
Marinières (Chaussée des), 420.
ManiorTe, physicien, 102, 236, 237.
MariscaL, ter., 1073, 11306.
Manu, marchand de fers, 548.
(Vivant), voit., 682, 797.
Marco, prop., 42.
Marly, 228, 274, 294, Loi, 458, Lo, L80, 94, 508, 558, 559, 620, 635, 638, 646, 718, 734, 739, 72,743, 775 : 796, 804, 856, 857, 919, 948, 958, 978, 981, 996, 1017, 1018, 1048,1063,1119,1214,1217,1296, 1966 ,1274, 1277.
abreuvoirs, 1042, 1043, 1934,
allée du bout de la grande pièce
d’eau, 812.
allées, 524, 526, 725, 809,810,
allées (Barrières des), 1246.
appartement de M°°°ne Mamre-
(Appartements de), 818, 1045,
aqueducs et puits, 65, 71, 239, 364, 365, 368, 369,370, 526, 597, 809, 813, 814, 820, 823, 910, 1037, 1040,1041,1049, 1043 ,1047, 1049, 1233, 1234, 1936, 1230.
Marly, attiques des pavillons et du chàteau, 366, 811, 812, 899, 893.
150, 151, 208,244, 293, 304,305, 344,364, 368, 503, 506, bo7, 790, 809, 811, 921, 1018, 1019, 10492, 1046, 1219, 1225, 1245.
bancs , 814, 898.
barrières de fer pour mettre à la
tète des allées, 1045.
(Bas), 809, 810, 811, 822,894.
———— basses-cours, 811, 810.
bassin du grand jet, 1240.
bassins, 523, 524, 525, 597, 598, 810, 811, 812,813, 820,823,
; bateaux ou chaloupes, 368, 458, 608, 815, 821, 1047, 125, 1246.
belvédères (Les deux), 1038, 1040, 1043, 1049, 1238, 1240.
berceau circulaire de derrière du
château, 804.
berceaux des pavillons, 810, 812, 813, 818, 820, 1038, 1247.
berceaux en fer, 529, 524, 809, 810, 817, 1043, 1277.
berceaux (Modèles des),
bosquels, 1235, 1236, 19237, 1938, 1239, 1240.
carrières, 326.
(Carte de), 1049.
chambre du Roi, 824, 1244.
chapelle (Cadran de la), 823.
chapelle (Cloches de la), 815, 1044, 1048.
chapelle (Horloge de la), 819, 823, 1048.
chapelle (Pavillon de la), 813, 815, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 1038, 104h, 1046, 1047,
Chapelle (Sacrislie de la), 816, 1045, 1048.
(Chemin de Saint-Germain à), 859, 1032, 1033, 1034, 1036.
(Chemin de Versailles à), 524, 543, 555, 655, 805, 809, 811, 819, 814,815,823,838, 846,848, 1039, 1041, 1236, 1237, 1238, 1244:
chemin des offices, 1237.
combles au-dessus des groupes,
communs, 1239 , 1245.
avenues, 28, 29, 71, 85, 105, |
Marly (Conduite de la bonne eau à),
1040 ,1041. — Voy. ci-dessus Aqueducs.
corps de garde, 1043,
créneaux du deuxième étage des pavillons, 822.
cuisines, 922.
(Curé de), 859, 915,
demi-lune de l'entrée du chàteau, 366, 5923, 524, 813, 1043,1045.
demi-lune derrière la chapelle, 810, 1040.
démolition des statues du pourtour du château, 814, 815, 819.
(Dépenses de), 7, 69-72, 127, 231-233, 268, 364-370, 381, 476, 478, L91, 519, 520-528, 696, 738, 807, 808-826, 853, 855, 865, 868, 871, 876, 1033, 1036, 1037-1050, 1233-1248, 1273.
(Descente de), 522, 524, 1240.
dessus de portes et tableaux,
écuries, 520, 521, 525, 8192, 816,817, 1039, 1040, 1042, 1043, 1046, 1237, 1238, 1240, 124.
église, 480, 526.
église (Maison appartenant à a fabrique de l'), 824.
étangs, 543, 899.
fontaines, 527, 696, 820, 829, 824, 931, 941, 1049, 12946, 1947. —- Voy. Pièces d’eau.
fosses d’aisances des douze pavillons, 821.
gages d'officiers, 525, 527, 1049- 1050, 1266, 1267, 1268, 1273.
garde-meubles, 816.
glacières, 365, 369, 370, 598, 819, 1041, 1047, 1248.
grilles du parc, 365, 366, 817, 822, 1037, 1039,1045,1046, 1048,
groupes, 366, 369, 370, 9527,
hangars des gardes du corps audessous du belvédère, 1043, 1233, 19236, 1938, 1940.
horloge, 1248. — Voy. ci-dessus Chapelle.
jardins, 526, 527, 796, 797:
Marly, jet (Grand), 1276.
lavoir, 893, 1038, 1042.
lieux communs, 1038, 1048.
loges du parc, 1044.
machine, 48, 286, 809, 835- 852, 1057-1066. — Voy. Seine (Machine de la rivière de).
magasin, 598, 737: 812, 817, 819, 820, 821, 822, 893, 866,1041, 1044, 1048, 1049, 1089, 1944, 1246, 1247, 1268.
maisons occupées par les em-
ployés, 1211.
(Montagne de), 644, 840.
murs
de clôture du cimetière,
murs de clôture et de terrasse du parc, 69, 70, 365, 514, 527, 598, 599, 807, 808,809, 811, 81h, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1043, 1045, 1048, 1237.
offices (Cour des), 812, 818,
offices et cuisines, 365,366, 368, 820, 821, 822, 1040, 10492, 1046, 1047, 1234 ,1236 ,1237, 12388 ,1239, 1249,19247.
offices (Murs des), peints en
paysage, 818 ,1245.
offices (Pavillon des), 816, 817,
offices (Salle des Seigneurs des),
orangerie, 1276.
——— parc, 808, 810, 812, 814, 818, 830, 823, 869, 1037, 1044, 1046, 1049, 1145, 1916, 1234, 1935, 1239, 1241, 1246, 1247.
pavillon de fer de derrière le chà-
teau, 1241.
pavillon de la salle des gardes,
pavillon (Grand), 231, 268, 364.
pavillons, 3, 69, 70, 71, 164, 233, 366, 368, 520, 521, 529, 595, 526, 527, 552, 808, 809, 811, 813, 814, 816, 818, 819, 821, 823, 824, 1037,1038,1040, 1044, 1045, 1047, 1048, 1233, 1934, 1235, 1239, 1243 ,1944, 1947, 1248.
——— pavillons (Les quatre) des deux ailes, 1249.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Marly, pavillons nouveaux, 808, 815, 816, 817, 818, 820, 1042, 1044, 1046, 1935, 1243, 1247, 1948,
peintures à fresque ou en perspective sur les murs, 818, 922, 1046, 1235, 1241, 1943, 1948.
perron (Grand), 365, 804, 810,
perron (Les deux bassins au-dessus du grand), 811.
d’eau (Grande),
pièce pièce des quatre jets, 813, 814,
pièces d’eau, 69, 70, 71, 231, 233, 365, 307, 369, 521, 5238, 527, 805, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 822, 824, 1038, 1239. — Voy.
ci-dessus Fontaines.
(Plans levés à), 224.
——— plants d'arbres, 370, 384, 489, h93, 504, 506, 721, 791, 931, 99, 1031, 1048, 19h40, 1941, 1271,
(Plâtre de), 466, 467, 470.
ponceaux sur les rigoles, 364,
port. 64, 477,101, 244,,92287,
portes du pare, 1236.
potager, 1234.
racinaux des regards des pièces d’eau, 815, 816.
rampes d’escaliers, 817.
réservoirs, 69, 71, 231, 2392, 233, 368, 523, 524, 525, 526, 5a7, 528, 725, 740, 808, 809, 810, 812, 813,814, 815, 820, 823, 824, 8a5, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1049, 1137, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1246.
réservoirs des belvédères, 1241.
réservoirs du parc, 810, 1038.
rigoles, 370, 593, 526, 813, 1043, 1233.
salle des gardes, 524, 813, 816, 820, 1048.
salon (Balcons du), 922.
salon (Grand), 232, 366, 816,
Marly, sculpture des portes cochères du parc, 1047.
terrasses, 71, 72, 233, 366,
(Terres acquises à), 130, 150, 152, 153, 154, 155,296, 402,480,
tour de l’ancienne église abattue,
——— tour du château, 524.
(Vallon de), 69, 7o, 71, 231,
vases pour le parc, 526, 819,
(Village de), 526, 813, 815, 823, 829, 1040, 1041, 1042, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1247.
Marwion, invalide, 487.
Marmousets (Montagne des), 1093.
Marne, 43, 290, 295.
Marnières, 673, 674, 936, 1155.
Marnières (Ghaussées de), 924, 925.
Marnois, bateau, 290.
Maropow, scieur de bois, 350.
Manon, ter., 70, 71, 170, 227, 232, 360, 367.
Maroquin du Levant, 1200.
Maror ou Marorte, charp., 80, 84, 00, 94, 170, 1051.
manœuvre blessé, 327.
Marottes (Bois des), 1098.
(Étang des),5, 33,34,35, 150, 159, 706.
Mano, faïencier, 228.
Manquanr ( Robert}, voit., 1255.
l'aîné, jard., 743, 1275.
le jeune, jard., 743 , 1276.
Marquer (Jean), plombier, 166, 219, 302, 310.
Marqueterie (Cabinets d'orgues en),
——— (Coffrets de), 473.
——— (Ouvrages de), 6%, 326, 47o, 632, 774. — Voy. Cabinets, Estrades.
(Parquet de), 173, 190, 774, 786, 829, 891, 892, 999, 1117.
——— (Pavé de), 68, 632.
——— (Sièges de), 891.
(Tables de), 350, 821.
Marronniers d'Inde, 113, 248, 257, 258, 371,385, 469, 743, 906, 962,1216,
Mars, stat., 441.
rates : 5e call
Mars et Vénus, agate, 1202.
Mansanr, ter., 48, 97, 146.
Marseille, 270, 373, 562, 582, 591, 592, 602, 666, 765, 942, 1011, 1012, 1094, 1210.
(Bourre de), 1012.
MarsELIN, voit., 313.
Marseron (Jean), dit La ViozEmE, mat.
— Voy. MErcEroN.
Mansozier, marchand, 750, 914, 1191.
MarSOLLIER, prêtre, 100.
Mars (Balthazar), sc., 175.
(Gaspard), se., 16, 63, 175,
(Veuve Gaspard), 118.
compagnon charp., 528.
MarTEAU, men., 982.
Marteaux (Fourniture de), 1244, 1347.
Mantes, ter. — Voy. Mareun.
Marin (Claude), prop., 45. 4
(Éloy), employé, 711, 736.
(Félix), jard., 398.
—— (François), ouvrier blessé , 737.
(François), prop., 534.
(Gaston) ,ser., 817, 1033, 1045,
(Veuve Gilles), marbrier, 191,
(Gratian), ter., hh7.
——— (Jacques), Ler., 702, 1279.
—— (Jean), bourrelier, 906.
"re (Jean), tér:,: 149, 986, 550; 936, 1071.
—— (Louis), mac., 167, 213, 415.
——— (Noel), couv., bo3, 720, 764, 764, 768, 946, 982, 1005, 1161, 1274; 1407:
—— (Pierre), voit., 646.
—— (Vivant), charretier, 691, 1034.
appareilleur, 22, 57, 88.
capitaine des bateaux du canal, 716, 887,942, 943, 94h, 1159.
charp., 955.
chirurgien, 106, 943, 1083,
employé aux marbres, 492, 560, 718, 726, 914, 955, 1278.
—— men., 431, 649.
TT
tailleur, 717. °
Marrinière (Denis), dit Touranceor, invalide, 489, 741, 960; 961,19288.
Martinique (Île de la), 4, 111,198, 131,
eZ
Marninor, horloger, 64, 77, 98, 304, 376, 584, 636, 663, 806.
Marro (François), voit., 1105.
Masuin (Thomas), ser., 289, 843.
Masques de sculpture, 178, 180, 181, 277, 310, 441, 450, 468, 473, Ga, 622,623, 624, 625, 626,628, 819, 987; 988, 989; 990, 991, 992, 995.
Massa (Gilles), men., 842, 850, 1061.
Massaçari (Jean), gondolier,-716, 944, 945, 1160.
——— (Pietro), charp. vénitien, 457, 716, 945, 1160.
Massau, ser., 288.
Masse ou massue d'argent, 467.
Masseuin, chaudronnier, 33, 55, 119, 142, 163,173, 175, 210, 217, 253, 300, 303, 310, 391, 470, 564,568, 634, 730, 738, 770, 968, 1118, 1129, 1297.
Masses de fer, 902.
pour la glace, 320.
Masstez (Mathurin), entrepreneur, 699.
Masson (Guillaume), jard., 113, 150, 167, 248, 258, 294, 302, 305, 5o7, 587, 664.
(Veuve), jard., 386, 962, 1292.
Massoner (Veuve), prop., 109, 2929, bla; 787,1911:
Massor, ouvrier, 694.
forgeron, 548.
Massou (Benoît), sc., 11, 12, 25, 57, 92; 137; 138, 140, 158, 160, 163, 164,169, 172, 181, 190, 197, 232, 278, 311, 330, 437, 438, 522.
(Veuve), 619, 819.
Mastic (Fourniture de), 66, 287, 349, k76, 802, 822., 1003:
Masurier (Jean), mat., 944, 1160.
Maraucr ou Marxau, marbrier, 12, 13, 21, 63, 998.
Maravanr (Jean), prop., 156.
Matelas pour les bancs de la galère,
Mareuin ou MaTHeun (François), ter., 73, 77-149; 297, 292, 380, 286, hoh, 523, 551, 810, 812, 821, 856.
(Hugues), ter., 810.
Matérion ou MATTÉRION, ser., 80, 170.
MATHÉE, sc., 1181.
Maruieu (Claude), inspécteur des ouvriers de TricAbEAu, 384, 493, 498, 725, 739 , 952, 1089, 1272.
(Jean), maç., 79,108, 112,214,
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Marxieu, dessinateur, 111, 249.
élagueur, 584, 862.
fondeur, 287, 468, 921.
Marmicxon (M. DE), 1914.
Mais, arpenteur, 35, 88, 143, 158, 282, h90, 465 , Lg7, 709, 937, 1137,
Matrequaires, fleurs, 1214, 1216.
Mâts de navire, 228, 557, 821, 976.
Marurin, mac., 1286.
Mauserr (Charles), voit., 821.
Maubeuge, 555, 563, 849.
Maucé, ter., 1136.
Maucer (Charles), employé au pont de Maintenon, 688, 1078, 1079, 1268, 1269, 1270. — Voy. Moncer.
(Nicolas), men., 81, 84, 95,96,
gr. en méd., 786, 1014, 1191,
Mavcey (Thomas), prop., 41.
Mavçter (Antoine), 741.
Maui (Jeanne), 289.
charp., 771.
Mauvis (Antoine), invalide, 1278, 1279.
Maveuix, employé à l’Orangerie, 484, 726, 947.
ser., 779.
Mauery, scieur de long, 458.
Mauzevrier (M. DE), prop. , 788.
(Appartement de M. De). — Voy.
Saint-Germain.
Maunorry, maître tuilier, 1075.
Mauny (Jean), mac. blessé, 738.
Maur (Bernard), ser., 614, 817.
Mauregard (Aqueduc de), 699, 702, 735, 742, 863, 937, 1155.
Maurepas (Aqueducs et rigoles de), 414, h29, 589, 673,674, 735, 742,860,
Maurice, jard. du Jardin Royal, 357.
Se DIOD.: 100)
MauriER, prop., 42.
Maury ou Mauzr (Jean), employé aux manufactures de dentelles, 915, 1219.
May (Terroir du), 155.
May de l’Ascension, 191, 228, 363, 468, 520, 656, 956, 1275.
Mayence (Électeur de), 594, 669.
Mazarin (Le duc DE), 743,
Mazeunes (Louis), plombier, 530, Goi, 833, 1264.
——— (Pierre), sc, 11, 20, 25, 53, 58, 6o, 92, 107, 136, 137, 140, 161,163, 169,172,17h, 179, 183, 184, 190 , 196, 197; 203, 204,919, 232, 252, 278,279; 298, 308,809:
315, 317, 318,339, 366, 390, 410, h12,hho, 472, 516, 529, 567; 618, 627, 628, 654, 729, 819, 890,904, 922, 968, 994, 995, 1033, 1115, 1181, 1206.
—— (Veuve), 119, 258,376, 391.
Mazère (André), entrepreneur, 643,
(Jacques), maç., 15, 16, 54, 86, 87, 118, 133, 162, 163 474, 181, 182,191, 192, 2592, 273, 302, 308, 309,316, 319, 380, 391, AO9, h11, Lol, 473, 567, 6o1, 603, Go4, Go, 643, 698,729, 853,877. 896, 968, 1091, +099, 1122, 1123, 1290.
(Simon), sc., 12,187, 171,174, 276,278, 367, 438, 522, 626, 956, 992 , 993: 1162, 1164, 1165, 1180,
Mazure, mac. blessé, 1277.
Mazorier, caution du s° TréHou, 872.
Meaux, 12095, 1206.
Médailles achetées pour le Roi, 461,468, h92, 494, 536, 537, 538, 5h1, 559, 560, 776, 777: 778: 858, 861, 863, 865, 867,-870.,873, 87b, 876, 914, 915,916, 917, 1007, 1008, 1084, 1087,1090,1092,1095, 1097; 1098, 1144, 1143, 1199; 1200, 1201, 1902, 1203.
(Cabinet des) du duc De Ver-
NEUIL
(Catalogue et explication des),
——— d'agate, 778.
doubles (Vente de), 404, 4o5.
(Gravure de), 219, 761, 1014, 1015, 1191, 1192, 1198; 1194.- (Moulin des), 988.
Médaillons achetés pour le Roi, 560,
777 178- Megais, inspecteur, 4078.
le jeune, sc., 991, 9923 1092, .
(Dessins de), 538, 784, 985,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Mecurormt, Florentin, 356.
Mecrer, mac., 31, 144.
Meut (François), marchand, 842.
Merçnan , entrepreneur, 979.
Meuzer (Emmanuel), charp. blessé,
Mélancolie (La), tab., 586.
Mararo (Henri), charron, 681.
Meco, sc., 439, 627, 994, 1181.
Melonnières, 1035.
Melons (Fourniture .de pieds de), 796.
— Voy. Cloches.
Melun, 116.
— (Maîtrise de), 261, 395, 571, 572,746, 972,1301.
(Pont de), 1054.
Mémoires pour servir à l'histoire des Mai-
sons royales, 102:
Ménace, jard. et treillageur, 134, hll, L45, 605, 647, 881.
mac., 69,71, 232, 365, 368.
Menacer (Gilles), employé à Nigelle, 526, 689; 1078, 1079.
marchand, 3609.
MENANTEAU, men. , 66.
Mexan (Pierre), marbrier. — Voy. Mes- NARD.
Menarpeau (Veuve). — Voy. Le Brer.
Menars, 739.
Mensssier (André), ser., 1129.
Ménil-Saint-Denis (Étang du), 418,492,
Menin (Ville de), 858, 915.
Menorcer ou Menou (Pierre), ser. marchand de fer, 48, 146, 284, 546, 595, 84h, 921, 1062, 1252.
Menronnois, men., 93, 94, 163.
Menv (Marin), prop., 295.
(Martin), jard., 141,180, 338, hhh, 898.
Mérantais (Ravine de), 926.
Mencawr (Pierre), dit L'ALLIANCE, invalide, 1278, 1279.
Mencenon ou Merseron (Jean), dil La
Viozerre, mat., 30, 188, 322, 4517, |
Mercerye (Nicolas), couv. en chaume, 141, 343.
Mercier (Alexis), charp., 555, 849.
(Antoine), prop., 38.
—— (Charles), ter., 1040, 1288.
—— (Charles), vitr., 73, 166, 189, 293, 231, 366, 477, 515, 554, 8092, 817; 970; 1043.
MERCIER (Étienne) , Voit., 1215.
(François), fermier, 38.
——— (Jacques), voit., 1035, 1048.
—— (Pierre), ter., 1259.
—— (Silvain}, ter. et voit., 511, 829, 847, 848, 1053, 1054.
(Thomas), prop.; 157.
Mercure, stat., 310, 439, 1184.
Merentes (Village de), 487, 860.
Meri, anatomiste, 782, 1018, 1210.
Méridienne (Tracé de la ligne), 877, h97, 759, 780, 1009.
Meriex, aumônier des bäliments, 491,
| Merisier (Pépinière du). — Voy. Ver-
sailles (Pépinières).
Merun (Thomas), orfèvre, 236, 269, 272, 294, 374, Lo1, 408, 80, 482, 583, 585, 593, 596, 662, 663, 667, 856 , 863, 865, 913. :
voit., 694.
MERVEILHAUD , commis aux manufactures, 721; 953, 1270.
Mervize, ter., 646.
Mescrient, dessinateur, 690.
Mescrieny (Compagnie de M. ne), 733.
Mesières , employé aux bâtiments, 1289,
MEsLan, prop., 42.
| Mesue (Charles) , voit., 422.
MaesmyN, commis de M. DE VILLACERF, 1273, 1285.
MEsNAGE, mac., 86.
ou MESNAGER , p., 19, 24, 56.
Mesnarn (Nicolas), marbrier, 14, 21, 139; 179 198, 302, 630.
——— (Pierre), marbrier, 12, 13, 14, 21, 61,63,118,164,168,179;198, 252, 302, 319, 390, 567; 729; 968,
Mesnil-Saint-Denis (Carte de la plaine du), 541, 709.
(Chaussée de l'étang du), 924,
(Étang du), 589,665, 675,676, 677, 860, 925, 1268.
— (Garde-rigoles du), 939.
|; ——— (Rigoles de la plaine du), 498,
(Travaux du), 946.
Messager (Louis), faïencier et verrier, bo5, 782.
Messe, dit La Roze, invalide, 961,1278.
Mssserer, greffier de l'Écritoire, 55.
Massyé (Jean), jard:, 869, 917.
Mestèque, 559.
Mesrivier, charp. blessé, 958.
(Étienne), portier du Palais- Royal, 190, 255, 393, 569, 731; 970 ; 1298.
Mesure de la terre, 377.
Métamorphoses (Les), tapisseries, 594, 596, 667, 668.
Merueer, ingénieur, 485, 497, 689, 692, 694.
Métiers de brodeurs, 754, 759, 1003.
pour la Savonnerie, 1165.
Metro (Jean), marchand de bois, 681.
Merray (François), jard., 798, 1098,
Meudon, 419, 452, 1093, 1220.
(Ghemin de), 659.
Meulan, 711, 742, 962.
(Cloches de l’Annonciade de),
(Cloitre de lAnnonciade de),
( Église et couvent de l’Annonciade
de}, 235, 241, 269, 357, 556, 564,
(Horloge de l’Annonciade de),
Meules (Fourniture de), 850.
Meur (François), ter., 1241.
Meuniers de Versailles. — Voy. Versailles (Moulins).
Meusner (Antoine), prop., 154.
(Jean), laboureur, 1047.
(Jean), prop., 1211.
—— (Jean), sc., 19, 88, 4k1, Gau; 991:
rer (Véuve); 001:
—— (Michel), employé, 823.
———— (Philippe), p., 1245.
(Veuve). — Voy. Porrer.
Mexmre (Veuve Jean), prop., 41.
Mexsuscu, gr. en méd., 542, 564, 786, 1014, 1193.
Mezeau, prop., 42.
Mezerers, greflier de l'Écritoire, 362, L94, 919.
MrcuaLer (Étienne) libraire, 779.
Mionauzr, copiste, 101.
Micuaux, maç., 519.
Micé (Jean), voit., 290.
ou Micuez (Toussaint), men.,
liégeois, 17, 48, 54, 61, 145, 287,
Micuer (Étienne), vidangeur, 839.
(François), ser., 845, 1061.
(Jacques), prop., 45.
(Jean), ter., 937.
——— (Pierre), ter., 340, 553.
——— Chinois, 1084, 1140.
tailleur de pierres, 1101.
Micuecer l’ainé, préposé à la pesée des fers, 383, 484, 726, 947, 949, 950, 1073, 1267, 1268, 1260.
le jeune, préposé à la pesée des fers, 486, 494, 727, 947, 949, 960, 957, 1267, 1268, 1269 , 1276.
Mrcueux, doreur, 184.
Micxon, colleur de cartes, 1074.
Miçasse (Laurent), ter., 531, 771, 934,
Micxan (Pierre), arch., 107.
(Pierre), p., 577, 615, 622, 626, G6o, 773,776, 853, 869, 876, 882, 889, 911, 990, 991, 994, 995, 1015, 1082, 1095, 1139.
Mignault (Bois de), 1064.
Miexon (Jean), ter., 909, 1136.
Miçxor (Adrien), ter., 1034.
(Benigne), toiseur, 360, 484, 519, 808.
Milan, 539, 591, 596, 666, 668, 779, 868, 915, 1091, 1142.
Milanière, 1098.
Micer (Charles), ter., 683, 702.
prop., 297, 658.
Mirzarp (Noel), vannier, 1035.
Musxer (Laurent), mat., 30.
cocher du corps, 46.
Mirror (François), men., 191, 255, 398, 515, 521, 546, 570, 732, 801, 816,970, 1032, 1044, 1230 ,1243,
Muzy, mac., 346.
Mizow, prop., 154.
stat., 349, 1180.
Movies , ter., 25, 61,68, 86.
Mine de charbon de terre entre Mantes
et la Roche-Guyon, 760.
Miverer (Pierre),. marchand de bois,
Miner (Jacques), bourrelier, 213.
Minasez (Pierre), invalide, 488, 7441,
Miniature (Tableaux en) sur vélin, 985;
Miox (Pierre), voit., 708. RES
ROI
MiragLoN, entrep., 826.
Miraur, prop., 1031, 1231.
Mimez (Jacques), men., 1045, 1089,
MiemoNT, prop., 45.
Mio , chemisier, 888.
procureur des Invalides, 1200.
Miroir d’or avec colonnes et frontispice d’agate, enrichi d’émeraudes, 408,
Miroirs, 236, 269. 4
à glace de Venise, 866, 916,
ardents, 592, 666, 859, 915,
d'Allemagne, 407, 483.
Miserions ou boisgentils, fleurs, 1025.
Mission (Pères de 1a). — Voy. Fontainebleau, Versailles.
Missox (Hubert), marbrier, 13, 15, 21, 25, 58, 62; 63, 98,119, 137, 138, 161, 175, 178,184, 185, 197; 198, 219, 209, 301, 311, 316, 317, 336, 390, 4ha, h77, 516, 567, 630, 634, 654, 729, 803, 891, 923, 968, 997, 10/7, 1116, 1186, 1296.
Miranipare (Buste de), 557.
Mitraille de chaudron en lingots, 564,
rouge et jaune (Achat de), 718, 719: 762, 77h, 976, 996, 1187.
MrrrouarD , fondeur, 171, 203, 218.
Mocquor (Jean-Baptiste), mac., 82, 84, 94, 4182, aho, 375, ba8, 832,
——— (Héritiers), 832, 1056, 1057.
Modèles, 205, 277, 280, 335, 348, L28, 430, k31, 438, 439, ko, Hla, hha, 451, 467, k7a, 473, L7h, 4h77, 478, k79, 527, 567, 617, 619, 620, 621, 629, 623, 624, 625, 626, 628, 643, 649,653, 654, 655, 658, 752, 875, 967, 987, 988, 989, 990, 991, 994, 995, 996, 1002, 1107, 1172, 1179, 1176, 1177: 4478, 1170, 1180, 1182, 1183, 1998.
de guéridons d'argent, 771, 992.
——— de la machine de Seine, 9287,
—— de T’hôtel de Vendôme, 982.
de pieds de table, 992.
du.pont des Tuileries, 565.
Mopeze (Jacques), ter., 1049.
Moellons (Fourniture de),145,147,148,
ii soft
284,986, 291, 413, 414, La, L28, 543,544, 545, 553, 699, 835, 836, 837, 838, 839, 856, 862, 863, 865, 870, 871, 877 977 978 1057, 1058,1059,1074,1091, 1123,1130, 1289, 1283, 128/.
Moueau (Jean), jard., 1125.
(Nicolas), jard., 797: 798 ; 906, 1027, 1029.
Morerte (Veuve), ser., 1020.
Moinot où Moineaux (Sas de), 1076,
Moire blanche (Peinture sur de la), 348.
de soie, 99, 790.
——— (Peintures rehaussées d’or sur de
la) pour couvrir des tableaux, 616.
Moreau (Jean), potier, 1027.
Mommer, marchand de fer. — Voy. Norrer.
Mois de l’année (Les), tapisseries, 594, 596, 667, 668.
Moise foulant aux pieds, la couronne de Pharaon, tab., 272.
retiré des eaux par la fille de Pharaon, tab., 582, 662, 1094.
Moison (Simon), fermier de la pêche de l'étang de la Tour, 1016.
Moissac (Baron pe), 582, 662.
Moisson (Robert), ter., 518.
Moza, p., 593, 596, 666, 668, 773.
Mozart (Michel), gr. en méd., 541,785, 787; 1015, 1194. À
Mouère (Martin), mac., 808,811, 829, 1037, 1234.
marchand de bois, 939.
Mon (Martin), vidangeur, 580.
Mozzcr (Charles), jard., 119, 253,391, 568, 730, 969, 1297-
Monceaux (Château de), 3, 4, 108, 116, 197, 179; 239-241, 250, 389, Lo5, 493, 497, 561, 562, 563, 565, 586,709, 723, 728, 769-771; 920, 948, 949, 959, 969, 966, 1006, 1205-1206, 1278, 1294.
(Chambre du Roi à), 1205.
(Jeu de paume de), 467.
——— (Maitre d'école de), 1206.
(Murs de clôture du pare de),
(Pont de l’avant-cour de), 1205.
Moxaïs (François), ter., 1236.
Mowcor (Charles), ter., 1017, 1218.
MoxDain, jard., 1275.
Moncer, charp. liégeois, 726, 948, 949,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Mowcrr, garde des étangs des Graissets, 382, 186, 489.
Mow&in, charron, 313. :
Monter , sc. — Voy. Monnier.
Mon, invalide, 961. MonsoYE, ter., 1104.
Monlouis (Port de), 743.
Monuourx et n'ArGyLL ( Mort des ducs dE), méd., 778 , 1201.
Monnaie des médailles (Nouveau fourneau de la), 763. — Voy.- Médailles.
Monnaies achetées pour le Roi, 1202.
Moxrard (Augustin), mac., 13, 672,
employé à l'inventaire de la bibliothèque du Roi, 537.
Monneau (Sas de), 687.
MonnERYE, ser., 18.
Monner, prop., 156.
Monnier, p. — Voy. Mosnier.
sc., 440, 978, 367, Lho, 626, 093; 994, 1174, 1175, 1184. -
Monoyer (Jean-Baptiste), dit Bapriste, p. de fleurs, 100, 138, 164, 178, 209, 216, 300, 355, 366, 533, 767, 772; 1005, 1169, 1196.
Monsisur, frère du Roi, 998. — -Voy.
Palais-Royal.
Monraenac (Soldats dela compagnie de),
Monrane (Claude), ser., 146, 147,285, 548, 843, 1061.
(Gilles), ser,, 548, 843.
—— (Veuve Gilles), ser., 10641.
Montahuto ( Albâtre). — Voy. Albâtre.
Montaigu, près Saint-Germain, 1032,
Monrarzzeur (Joseph), carrier blessé,
MowrauDoin, voit., 518, bob.
Montbauron (Butte de). — Voy. Versailles.
MonrenevreuiL. — Voy. La Rivière.
Moxrcousé (Michel), charp., 10h44.
Montellain, 271.
Monrespax (M°° DE), 74, 77, 78, 635.
— Voy. Chambord, Versailles (Appartements).
Montfort (Gommune de), 936, 937.
(Étangs de la forêt de), 1136.
(Routes de la forêt de), 910, 911, 1153.
Mowrérand, marchand de marbres, 1090: 104085: 5 MT RENTE ere
Monrieny, commis aux bâtiments, 106, 2h92, 380, 489.
fournisseur de fumiers, 80.
Montigny, 48, 67, 200, 487, 854, 860.
—— (Église de), 45.
—— (Étang de), 175.
! ——— (Paroisse de), 44, 45.
——— (Plaine de), 145.
—— (Rigoles de),192,301,673,674,
Montmartre, 507.
Mowrmorency ( Hôtel de), à Chambord.
— Voy. Chambord.
invalide, — Voy. DE La Ponts.
Montmort (Aquedues de), 699, 702; 936.
Monroiz, prop., 153.
Monrrensier (M°° pe), 582, 583.
MonrpLaisir. — Voy. GaïLrarD.
Montreuil, ho, 43, 155, 487, 898.
Montrouge (Remise des plaines de), 763.
Moquor, maç. — Voy. Mocquor.
Moranp (Nicolas), prop., 297.
Morar, ter., 141, 179.
Morgau (Jacques et Liger), ter., 1260.
(Jean), appareïlleur, 426, 479.
(Jean), potier de terre, 1001,
(Léger), mac. blessé, 12737.
(Marie), 468.
(Noel), couv., 556, 1006.
batelier, 1136.
—— garde du corps, 535.
= PIOp: Lt
(La veuve de), ouvrier tué, 229.
Morez (André), antiquaire, 465, 777, 1007, 1270.
(André), mat., 717, 943, 944.
Guillaume), ter., 1043.
(Simon), men., 569, 1006.
(Vincent), ser., 47, 145, 286, 546, 595, 706, 843, g20, 106», 1091, 1251, 122.
artificier, 327, 639.
sous-lieutenant, 742.
ter. et vigneron, 202, 227.
Morezz (André), dessinateur, 538.
Morezze (Jean), ler., 839.
Morezcr, voit., 953.
Monéri (Dictionnaire dé), 351.
Mores (Güéridons à figures de), 4o7, L82.
Monice (Jean-Baptiste), marchand, 860,
Monice, commissaire des guerres, 682,
prop., 45.
Mosntr, libraire, 594.
se, — Voy. Monnier.
Morer, polier d’étain, 1075.
MonrierTe (Louis), fontainier, 676 ,1158. | Morin (Héritiers et créanciers du s'),
Mori (Antoine), ouvrier, 1189.
(Charles), ter., 798.
——— (Gabriel), voit., 191, 239, 557.
—— (Jacques), ter., 47, 64, 95, 97, 98, 291, 417, 701, 708.
—— (Jean), voit., 1011.
ee (Lous);ter., got:
——— (Pierre), dit La Prerre, invalide, 741, 960,961, 1278, 1279.
——— (Pierre), maç., 414, 427, 498.
——— carrier, 831.
Moriser, voit., 208.
Morisse, marchand, 591, 666.
Morzaxn (Le chevalier), 363, 577, 660,
(Machine du chevalier). — Voy.
Machine.
Morcer, loiseur, 328, 47o, 531, 911, 1098, 1136.
Moron (Marguerite), 8432.
Mortier, notaire, 401.
Mortiers, 51, 104.
de chaux, 382.
de plomb et d’étain, 314,
Morricon (Louis), charp., 80, 84, 89, 94, 240, 307, 370, 509, 826, 827, 1050 , 1256.
(Pierre), charp., 89.
Morue (Digue de la), au-dessus de Chatou, b4k4, 1058.
Morveaux (Comte DE), 1277.
Mosaïque (Tableaux en), 272.
Mosi (Jean), tap., 99,100, 353, 354, 532, 590, 666, 765, 766, 1004,
Mosnier (Gassion), voyageur au Levant, &, 6,109,110,112, 596, 668,763, 875,918, 1143.
——— (Pierre), p., 436, 773, 986.
Nawvizze (Nicolas pe), fondeur, 655, 774; 846, 996, 997, 1048, 1093, 4149: 4407
Naissance du Roi, méd., 1193, — Voy.
Dauphin (Naissance du).
Namur, 555, 847.
Nawurois (François), ser., 290, 546, 845, 846.
dessinateur, 492, More (Pierre), laboureur, 1240.
Mouerre, mac., 57.
Movurce, mac., 544,
et sa femme, prop., 153.
Mouçsor (Claude), gr., 1015.
Moucer. — Voy. Moxezr.
Mouizerer (Claude), prop., 295.
Moulages, 904, 2h41, 317, 336, 352, 437, kh1, ha, 4541, 557, 620, 622, 624,625 ,626, 627, 628, 995,1172, 1174, 1180, 1183.
Moure, marchand de tableaux, 665.
Moules, 905, 976, 994, 995, 996, 1178, 1180, 1184.
Mouzin (Charles), voit., 607, 1105.
(Félix), ter., 446, 447, Go.
——— (Fleurant), ter., 446.
——— (Martin), ter., 446, 447, 605, 697; 931, 934, 1147, 1148, 1151, 11509.
(Les), voit., 207.
vidangeur, 347, 349 , 636.
Moulin AzzarD. — Voy. ALLARD.
de Launay. — Voy. Launay.
——— de Palfour. — Noy. Palfour.
de renvoi, 656, 657, 709, 710,
1148.— Noy. Versailles (Moulins).
des médailles, 756.
pour élever les eaux, 1267.
Moulineaux (Les), près Saint-Cyr, 580.
(Faisanderie des), 582, (661,
près Meudon, 1081.
Mourrxer (Le Père). — Voy. Du Mouwer.
Moulins. — Voy. Clagny, Godets, Palfour, Saclay, Satory, Trianon , Versailles.
à chapelets, 845. — Voy. Seine.
Naner (Louis), charp., 52.
Nanreau (Paul), jard. de l’orangerie de Meudon, 957.
Nanterre, 839.
(Pierre dure de), 838.
Nantes, 1277.
Narcisses (Achat de), 1025.
——— d'Angleterre, 1216.
Moulins (Indemnité pour chômage de), 585, 664, 694.
Moulures de cuivre doré pour les glaces, 1034, 1113.
Movrier, men., 19, 135, 299.
Mousquetaires (Maisons occupées par les), 108, 109, 222, 542, 543, 787; 1016, 1211. — Voy. Halle-Barbier.
Moussy, sc., 441, 42.
Mocrox (Louis), mat., 1160.
(Philippe), carrier, 65, 161.
Moutons de Thébaïde pour la Ménagerie , 1091, 1096, 1143.
Moxor, jard. — Voy. Mona.
Muette (Château de la). — Voy. Compiègne.
Mufles de lion, fleurs, 1214.
Mueuer (François), imprimeur, 708, 937, 1133.
Muid de chaux (Droit du louis d’or par), 585,586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597.
Muwegcen (Robert), men., 47; 135,179: 193, 212, 275, 303 ; 317; 300, 391,409, 473.
Müids, 1025, 1293, 1227.
Mules pour les gondoliers , 717, 883.
Muuor, voit., 348, 350.
Munich, 374.
Murer, voit., 859.
Müriers, 123, 124, 263, 397.
blancs, 385.
Musar, mac., 83, 94.
Muscats, raisins, 1035, 1294.
Muses, stat., 993, 1181.
Musique (La), tab., 986.
Musnier, sc. —- Voy. Meusnier (Jean).
Mussan (Claude), mac. etter., 415, 699,
Musrez, puisalier, 76.
Muzarp ou Musa, fontainier, 105 , 246, 382, 496, 739, 918, 1158.
Myrtes, 1225, 19248.
—— en boules, 1027.
RE EE NENC ÉeN nas
Nasselles (Fourniture de), 78.
Nativité, tab., 579, 580, 619, 353, 661, 1130.
Nattage, 927, 928.
Nattes (Fourniture de), 65, 66, 85, 96, 189, 192, 928, 302, 304, 305, 348, 349, 469, 47o, 908, 1003,
Nau (Mare et Jean), bonnetiers, 717, 887, 1120.
Naze, bibliothécaire, 102.
Neauphle (Bois de) , 419, 420, 860.
(Église de), 46.
Näcre, se. et fondeur, 327, 459, 627.
Nègres transportés dans les Îles, 4,111, 128,130, 131, 233, 284, 268, 269,
Neige (Enlèvement de la), 71, 78, 805, 820, 824.
Nemets (Bois de), 639.
Neprune (Modèle de), 335.
Neuilly, 736.
Neveu (François), prop., 46.
Nicozas (Charles), dit Laviene, ter. — Voy. LAvIGneE.
(Louis), dit La VIouettE, invahide, 741, 960, 1278, 1279.
Nicoue (Jean), ter., 75, 229, 232, 233, 307, 702, 707, 935.
Nicozte (Jean), ser., 500.
Nicozce, enseigne au régiment de Gné- DER, 730, 937.
(Martin), voit. etter., 141, 148, 17y, 288, 1089, 1246.
Nrec (Simon), paveur, 984.
charp., 955.
Nigelie (Sas de), 688, 1067, 1078.
Nicor, voit., 560.
Nipou (Léonard), dit L'Esranc, mac.,
Niveau double, 349,464, 780.
à double lunette, 464, 709.
Niveaux, 467, 694, 1137.
Nivellements, 36, 51, 201, 378, 418, L20, 462, 469, 496, 527, 528, 530, 564, 642, 689, 690, 691, 694, 709, 780, 796, 820, go9, 937, 1049, 1073, 1077, 1135, 1137, 1266. *
NIvVELLON, ter., 81.
Nivecon (Veuve Bonaventure), jard., 123, 262, 396, 572, 746, 972,
(Claude), p., 99,533, 740,766, 1004, 1196.
———— (René), jard., 105, 115, 128, 246, 247, 263, 382, 397, 496, 574,
Osers, ouvrier en ciment, 705.
OBREHOFRE , ouvrier, 938.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Nivezon, marchand de bois, 1256.
Nivernais (Manufacture de fer du), 288, 289, 4ok.
Niver (Louis), men., 22, 55, 68, 87, 159, 189, 223, 324, 358, 515, 649, 801, 816, 900, 1044, 1045, 1109, 1943, 1251.
Noues (Duc DE), 785.
Nogzer, jard., 1134.
ter., 161.
Noce de village ou Kermesse, tab., 585,
Noco ou Noé (Louis), dit LA RAMÉE, invalide, 741, 742, 961, 1278, 1288.
Nocrer (Jean), p., 232, 366.
Noé (Louis), invalide. — Voy. Noco.
Norz (Adrien), mac., 330, 426, 477, 601, 603, 644, 877, 1099.
(François), ser., 289, 546:, 595,
(Gilles), prop., 45.
——— marchand de paille, 280.
men. , 982.
Noçarer, dit SanT-ÉTIENNE, invalide, 382, 487, 741, 960 , 961.
Nogent-le-Roi, 687, 692, 694, 1074.
(Carte des canaux de), 1075.
——— (Garenne de), 860.
——— (Port de), 857, 912.
——— (Rigole du bois de), 927.
Nourer (Pierre et Denis), marchands de fer et fondeurs, 33, 35,18, 79, 82, 86, 111, 144, 146, 184, 205, 211, 219,229, 233, 241,275, 283, 284,
Noisy, 480, 504, 582, 599, 712, 791, 931, 1018, 1026, 1197, 1220, 1234, 1240, 1241.
—— (Avenues de), 1023.
—— (Broderies faites à), 750, 751, 154, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 775 : 993; 977: 999: 1000, 10041.
Observatoire (Dépenses de l’}, 84, 127,
Noisy (Chäteau de), 380, 332, 333 341, 425, 429, 430, 431, L32, 433, 434, 435, 4,443, 4h, 448, 49, L5o, 452,459, 466, 467, 471, 479, 642, 646, 648, 649, 650, 652, 656, 658,723, 798, 1236.
——— (Chemin des environs de), 1239.
——— (Citerne de), 420, 448, 467, 6h, 646.
(Communs de), 1239.
— (Grilles du pare de), 1234, 1237, 1244, 1247.
———— (Héronnières et milanières de),
(Horloge de), 655, 1133.
(Jardin de), 796, 1023, 1216.
—— (Pare de), 1235, 1236.
—— (Pompe de), 658.
—— (Religieuses de), 448, 1030.
——- (Terres acquises à), 294, 295, 296, 4o2.
Noisy-le-Sec, 580.
Noli me tangere, tab., 593, 667.
Nonancourt, 1074.
Non-jouissances (Remboursement de), 187. 788, 855, 858, 859, 861, 863, 912, 913, 914, 915, 1093, 1098, 1140, 1141, 1142, 1145.
Normandie, 291, 508, 509, 1024.
(Forges de), 381, 553, 1150.
——— (Régiment de), 1289.
——— (Toïles de), 103, 104, 249, 1083, 1139.
Nosgau (Pierre), vigneron, 790.
NOUDART, p., 1170 ; 1199.
Nourry (Baltazar), dit La Croix, invalide, 741.
Noyer (Bois de), 147, 554, 639, 849.
Noyers (Manufacture de dentelles de),
Nuit ( Attributs de la), stat., 367.
Nuit (Travaux de), 740.
Nurer (Nicolas), dit Lonésois, invalide, 71, 1278, 1279.
Nymphe à la coquille, stat., 437, 620. — Voy. Vénus à la coquille.
Nymphes, stat., 690, 622, 624, 625, 626, 992, 1179, 1180, 1185.
IMPRIMERIE NATIONALE
Observatoire (Miroir ardent de l’), 1002. (Pendules de l), 119,253, 391, 068,730, 783, 1904, 1297.
(Terrasse de l’), 979.
7 (Tour de bois de Ÿ’), 775, 978, 981, 1167, 1189.
(Verres de lunettes pour l’}, 1009, 1003.
Ocravien (Veuve), jard., 246.
OErrzer (Nicolas), sieur pu Reçar», ofüicier d’invalides, 741.
OEïllets pour la machine de Seine, 547, 548, 845, 851.
d’Espagne, 1916.
doubles (Achat d'), 346, 706, 1099, 1216.
Ocexnre, ouvrier blessé, 738.
Ocer (Veuve), prop., 46.
Ocxer (Christophe), ter., 48, 67, 145, 179, 200, 491, 673, 676.
(Claude), invalide. — Voy. Avcrr.
Oignons de fleurs, 112,128 ,150, 915, 233,269, 323, 345,347, 373, 508, 557, 560, 792, 797, 1011, 1019, 1091, 1026 ,1027, 1098 ,1030, 1210, 1913, 1244, 1916.
Oing (Fourniture de vieux), 820.
Oise, rivière, 738, 70, 828. — Voy.
Avant-becq.
Oiseau de cristal de roche, 868.
Oiseaux achetés en Levant. — Voy. Levant.
Ouve, entrepreneur, 877.
Ocivrer (Alexandre), marchand de bois, 680, 681, 74o.
(François), paveur et ter., 340, has, 680, 1043, 1069, 1189.
(Pierre), prop., 44.
Orvrvrer (Louis), employé, 1286.
briquelier, 862.
Omphale et Hercule, tab. de CARRACHE, 870, 917.
Onyx (Agates), 856, 867, 914, 1087,
(Tasse d’}), 592.
Opexorb, ébéniste, 329, 458, 632, 764, 774; 874, 892, 917, 999.
Or filé, 471, 751, 959, 765, 977, 999, 1000, 1191.
Orangers (Acquisition et transport d’), 269, 560, 562, 594, 595, 667, 708, 743,765, 794, 795, 796, 797, 867.
1027, 1094, 1095, 1096 ,1097,1143, 1144,1910,1911,191/4,1915,1299- 1924, 1927, 1998, 1970, 1276. — Voy. Fontainebleau, Génes, Ttalie, Saint-Germain, Tuileries, Versailles.
Orangers achetés en Amérique, 563.
à feuilles et fruits panachés de blanc, 1027.
en pleine lerre à Trianon. — Voy.
Trianon.
(Fleurs d’), 894.
sauvageons, 279.
Oraloires de menuiserie pour la Reine, 219:
Ordonnances du roi Philippe le Long pour les combats à outrance, manuscrit à miniatures, 859.
Oreilles-d’ours, fleurs, 1914, 1916.
Orgues, 62, 63, 4111, 905, 4641, 462, 806, 907, 1034, 1128, 1133,
(Buffet d’), go4, 1094, 1113, 1197,.4198, 1139», 11443
ORtENT, jard., 168.
Onrmme (Ravissement d), groupe, Ah1, 628, 995, 1176, 1188.
Orzga (Jean), dit Viourarp, voit., 4070,
OnLÉas (Duc D’), 122, 256, 394, 571, 733, 971, 1299. - Ormes (Arrachage d’), 201, 503, 506, 508, 793, 794; 906, 1021, 1024.
——— (Bois d’}), 680.
(Boites d’) pour passerles cloches, (Boutures d’), 1217.
——— (Fourniture d’), 609, 635, 637, 789; 799, 887, 1094, 1913.
(Pépinière d’), 1390, 1921, — Voy. Auneau.
(Plantation d'), 29, 76, 294, 341, 862, 451, 504, 5o7, 508, 590, 607, 796, 797, 799. 830, 1022, 1098, 1028, 10239, 1042, 1053, 1915, 19216, 1226, 1260, 1285.
—— (Taille d'), 504.
(Tampons en bois d’), 934. — Voy. Cages pour enfermer les ormes.
Ormeton (Pont de l’), 6o1.
Ormilles (Plant d’), 503, 790, 797.
RO
OrMoire, marchand, 78. — Voy. Hor- MOIRE.
Ormoires (Armoires), 906.
Onuox (Comte n°), 82, 104.
Ormoy, 258.
OrPHÉE , stat. , Log, 758.
Orphée et Eurydice mordus par un serpent tab., 586, G64.,
Onry (Jean), capitaine de charroi, 677, 938, 1067, 1068, 1137.
marchand de moellon, 872, 873.
ter., 1067.
Orsay, 576.
Orsigny (Aquedues d’), 492, 582, 670.
——— (Chaussée de l'étang d’), 149, 281, 310, 415, 670, 671.
——— (Maison à), 470, 474.
—— (Retenue d'), 6641.
Osier (Châssis d’), 229.— Voy. Mannes.
doré, 1028.
——— (Fourniture d’}, 190, 280, 325, 344,636, 859.
(Plant d’), 929, 1200.
Ounné , vannier, 183.
Ouniner, copiste, 777, 1007, 1200, 1203.
Oupor, musicien, 102, 237, 378, 038, 780, 1010, 1204.
Oury, carrier, 1284.
Outremer (Fourniture d’), 887, 888.
Ouvriers à journées, 8, 51-52, 200- 202, 991, 340-3492, 360-361, 518- 519, 526, 555-556, 641-642, 658- 659, 677, 690, 707-708, 793, 824, 831, 848-849, 895-896, 908-909, 928, 1006, 1021-1024, 1036, 1037, 1090 ,1054,1066,1121,1192,1134- 1139, 1188-1139, 1924-1996, 1933, 1948, 1955.
blessés ou tués, 56, 59, 61, 64, 65, 70, 81, 106, 147,148, 149, 190, 191, 192, 202, 328, 229, 230, 244, 282, 286, 287, 288, 289, 291, 326, 327, 328, 362, 363, 369, 370, 382, 465, 468, 494, 495, 406, h97, 508, 930, 527, 528, 554, 555, 689, 690, 693, 733-743, 835, 850, 851, 955, 956 , 957, 958, 1066, 1080, 1081.
Oxenuorr, lieutenant au régiment d’Aisace, 688, 1079, 1289.
Ozamne (Pierre), ter., 76, 293, 224, 363, 448.
Pacauzr, dit Francogur, invalide, 741,
Pacy, 597.
Papgzaix (Jacques), ramoneur, 54, 74, 119,162,210,9219, 298, 253, 304, 361, 391, 465, 501, 568, 730, 968,
—— (Jean), ramoneur, 636, 657, 805, 830, 894, 907, 1119, 1134, 1189 , 1260.
Paderborn (Portrait de l'évêque de) en gravure, 541.
Paçawin, frotleur, 96.
Pagrots, greflier de l'Écritoire, 81, 84, 2h, 380, 1047.
ParuarD (Jean), charp., 545,554, 608, 851, 1191.
Paillasses (Fourniture de), 657.
Paillassons (Fourniture de), 183, 324, 3h, 357, 370, 781, 782, 1003, 1097, 1098, 1030, 1297.
PAILLAU, mac., 330.
Paille (Fourniture de), 280, 324, 508, 553, 676, 679,693, 694,794, 849, 927; 928, 1008.
longue pour les glacières et les
paillassons, 205, 343, 369, 46o, ho, 635, 636, 656, 805, 1098, 1035, 1047, 1120, 1148, 1217,
——— de croix, 549.
Parczer (Antoine), p., 14, 438, 169, 178 , 203,277; 615, 616,857, 889, 914, 1006,1114.
carrossier, 111.
ter., 646.
Parzcrarn ou Payarr (Urbain), men. ou machiniste, 431, 610, 816, 882, 982, 1045, 1165.
Pailliers. — Voy. Palliers.
Pain, voit., 1071.
Parrotor, mac., 86.
Paix (La), stat., 315.
* Paix des Grecs (La), stal., 626, 993.
Palais-Royal, 3, 82, 83, 97, 106, 107, 114, 117, 162,214, 229, 940,908, 312, 352, 390, 498,559, 564,566, 719,752, 703,754, 706,757; 776, 979: 980, 982, 983, 984, 1001, 1164, 1165, 1167, 1189, 1995.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Palais-Royal, appartements de Monsieur et de Madame , 752, 983, 985, 1185,
——— appartement de M. et M" pe Brauzreu, 498, 499.
appartement de M°° ne Gourpow,
——— appartement de Tabbé Tesru, 753,704,1756, 981.
basse-cour, 259, 386, 744, 963,
bassin, 763.
—— cabinet des glaces de Monsieur, 99%.
——— cabinets de Monsieur, 986, 996, 998, 1002.
——— chapelle, 1001, 1169.
——— cour des cuisines, 745, 963,
cour des fontaines, 1001.
écuries de Monseigneur, 498, 499, 500, 501, 751, 754, 982, 984, 1162, 1168.
gages d'officiers , 414, 190, 248, 255, 259, 386, 393, 493, 569, 731, 7hh, 963, 970, 1292, 1298.
jardin, 959, 386, 744, 963, 1031, 1913, 1292.
nouvel appartement de Madame, L98, 499, 500, 501.
plafond du cabinet de Madame,
——— salle à manger, 353.
salle des comédies, 114, 248, 259, 744, 968, 1992.
Palaiseau, 143,281, 341, 536, 577, 671.
(Rigoles de), 922, 1154.
Palerme (Victoire de), méd., 1193.
Pazer, curé de Ville-d’Avray, 296.
Palettes pour moulins, 845, 1070.
Palfour (Machine et moulin de), 3, 46-49, 7h, 75, 77: 98, 104, aa4, 230,974, 361,363, 4o4, Lo5, 515, 517, 518, 519, 520, 598, 800 ; 807, 919; 921, 1085.
—— (Coursière du moulin de), 514.
(Digue de), 514, 517.
Pazrroy, fournisseur de perches, 59.
Palissades pour la conservation des étangs, 443.
Palliers de cuivre pour la machine, les ponts, ete., 172, 760, 846, 9921, 996; 997-
Pazzuau (Louis), voit., 1066.
Pazzus ou Pazzu, se., 23, 59, 08, 88.
Parzmarn, gondolier, 716, 944, 945,
Parme le vieux, p., 581, 661.
(La famille du vieux), tab., 220,
Pazvar, marchand de vergelé, 878.
Pan, stat., 992, 1181.
Pancazonio (Barthélemy), gondolier vénitien, 716, 945, 1160.
Paniers (Fourniture de), 794, 849, 1024, 1027, 1035.
à fraises, 1924.
— d’osier brayés ou à brayer, 1066, d’osier, garnis d’une peau de mou-
ton, pour le feu, 907.
Papier à dessiner, 1134.
Pari (Denise), veuve LA RoQuE, prop., LG; 297.
Parrow, bourrelier, 468 , 907.
Paquauzr (Daniel), invalide, 488.
Paquer, ser., 9/0.
Paqurer, portier. — Voy. PAsQuIER.
Paquin (Nicolas), 1002.
Parc-aux-Cerfs. — Voy. Versailles.
Paron, ser., 434.
Paraowizze (Jacques), marchand de fumier, 1229.
Parvo (Francois), employé, 690.
Parent (Veuve Jean), 156.
Parenron, tailleur de pierre, 191.
Parrarr (Daniel), maréchal, 1247.
Parfaits payements, 8, 85-98 , 130, 132, 157, 267, 298-319, 471-A80, 797- 799, 1028-1031.
Paris (Antoine), mac., 1005, 1197.
(Jacques), sc., 93, 186, 161.
—— (Toussaint), employé, 1074.
(Jugement de), tab., 778, 985.
Paris, 64, 347, 418, 507, 545, 558, 560,561, 562,563, 699,718; 719, 153, 761, 762, 763, 797, 849, 851, 870, 907, 953, 985, 999, 1001,
Paris (Agrandissement de), méd., 785.
archevèché, 598, 669.
—— Célestins, 788.
——— faubourg Saint-Antoine, 4o, 917.
faubourg Saint-Jacques, 120, 254, 392, 568, 730.
Fort-l'Évêque, 563.
=—— (Généralité de), 693.
hôpital général, 269, 400, 4o7, 480, 482, 853, 911.
hôtel de la Vallière, 978.
——— Hôtel-Dieu, 37.
—— hôtel Séguier, 794, 797.
——— Hôtel de ville (Rentessur 1’), 481.
—— ile Louviers, 1291.
——— Jacobins, 1002.
maisons démolies près la porte Saint-Marcel, 503.
murs de la ville, 1180. Parlement, 270, 373, 667.
place du Carrousel, 500.
place royale de l’hôtel de Vene, — Voy. VENDÔME,
pompe du Pont-Neuf, 112, 161, 214, 352, 723, 759, 954, 98, 1163, 1272. — Voy. Samaritaine.
pompe du pont Notre-Dame, 563.
Pont-Neuf (Cheval de bronze du),
Pont-Neuf (Rampe du), 756.
pont Rouge, 113, 248, 259, 386, 743, 752, 753, 754, 096,
port du Guichet, 1026, 1215, 1299, 1993, 1294.
port Saint-Nicolas, 760.
—— port Saint-Paul, 560, 563, 1293.
porte de la Conférence, 560.
—— porte Saint-Antoine, 298.
(Route de) à Versailles et à Saint- Germain, 243, 418, H19.
rue Champfleury, 979.
——— rue du Chantre, 353, 751,702, 753, 764, 755, 757, 979, 984.
7 rue Frémenteau, 980, 1162,
faubourg Saint-Victor, 256, 394, |
Roi (Le) régalé par la Ville, méd.. |
rue des Bons-Enfants, 190, 255, :
| Paris, rue des Orties, Lo.
rue des Poulies, 4, 4o.
—— rue Richelieu, 114, 190, 248, 386, 393, 731, 744,
rue Saint-Antoine (Jésuites dela),
rue Saint-Honoré, 357, 542,744,
rue Saint-Nicaise, 1162.
—— rue Saint-Vincent, 752, 755, 756, 757, 773, 1001, 1162, 1167,
rue de Sève (Élargissement de la),
rue Vivien, 214, 229, 240, 377,
5la,787, 1016, 1211.
Saint-Germain-l'Auxerrois, 7541.
Saint-Germain-des-Prés ( Abbaye
de), 270, 271, 373, 374, Lo.
Saint-Hippolyte (Paroisse), 217,
Saint-Roch (Paroisse), 1002.
(Transports de) à Versailles, 342.
Pariser, men., 17, 34, 62, 143, 194, 282, 311, 431, 692, 939.
PARISIEN, ferreur, 901, 902.
soldat, 607.
ParisoN (Jean), dit Campagne, invalide, 741, 960, 961, 1278.
Parisor, ingénieur, préposé aux travaux de la rivière d'Eure, 687, 690, 6941, 738, 1077, 1282, 1285, 1288.
PARMENTIER (Étienne), ter. 701, 1991.
| Parnasse ( Le), tab., 772.
| Parquets de marqueterie, — Voy. Mar-
queterie.
pour metlre des perdrix, 371, 372, 492.
Parquin (Nicolas), voit., 1064.
ParnocEL, p., 615, 889, 1114.
Pany, papetier, 777, 1007, 1203.
Pascau ( Denis), dit Francogur, invalide.
Pasquer ou Pasquier (François), ser.,
Pasquier (Antoine), juré crieur, 1001.
(François), marbrier, 13, 91.
(Veuve Francois), marbrier, 12, 138,198, 316, 44, 631, 920.
—— (François), ser., 18, 206, 208, 312, 434, 711, 852, 1062.
Pasquier (Jean-Charles), dit La Mon- TAGNE , invalide, 1278, 1970.
écrivain, 1080.
portier du Cours-la-Reine, 1920, 254, 393.
Passage du Rhin (Le), méd., 54a.
Passe-partout (Fourniture de), 555.
Passy, 345,743, 704, 1163.
ParenosrrE (Claude), concierge du chenil de Saint-Germain, 115 , 249, 260, 284, 387, 745, 964, 1993.
Patenostres pour la machine de Marly,
Parieny, dessinateur, 99, 354.
PATRIARGHE (Jean-Baptiste), marchand vénitien, 866, 916, 1088, 1140.
PATROGLES, prop., 153.
Paru (Jean), prop., 44.
Parurez, voit., 63.
PauL, charp. — Voy. Crarpenrier.
Pauzartr ou Porarn (Charles-François) 4 fondeur, 929, 941,1089,1150, 1151, 1158,1245, 1988.
Paurt, maitre de forges de Liège, 48, 146, 172.
Pauzin, batelier, 361.
Pauzr (André), entrepreneur, 896, 1050 , 1955.
Paume (Jeu de longue), 337.
Pavmrer, ouvrier blessé, 1 275.
ter., 78, 295, 761.
Pavé de Caen, 198.
de grès (Ouvrages de), 285, 362,
de marbre, 78: 98,176, 176, 185, 630.
——— (Façonnage de), 243, 396.
par bandes, 55, 302.
PavizLon, charp. blessé, 739.
prop., 43.
Pavillons, flammes et cornettes pour les’ vaisseaux de Versailles, TEUE
Pavizzy, soldat blessé, 61.
Payanr (Urbain), men, — Voy. Paruutann,
Payen, ter., 35, 143, 280,
Pays ou Le Pays (Julien), tanneur, 119, 288, 553, 847, 1063.
Pays-Bas (Marbriers appelés des), 631.
Paysan, voit., 346.
Pêchers (Fourniture de), 798, 1216.
Pecuer ou Pooné (Charles), dit Sainr- Rewy, invalide, 960 , 964.
Pecor ou Prcor (Pierre), dit La Tourmenre, invalide, 489, 741, 959.
Pecq (Le), 852.
(Nouveau chemin du), 1032,
(Pont du), 74,518, 805.
(Port du), 2928, 1931.
Penn (Jacques), mineur, 957.
Pégase, méd., 379.
Peintre-graveur français (Le), 100.
Peinture à fresque, 164, 239, 233, 263, 366,368, 369, 370, 397: 818, 823, 824, 922, 1939.
en pourceline, 309.
en teinture sur de la moire de
soie, 99.
sur glaces, 98.
Pezarrt (Philippe), prop., 156.
Peuissier (Charles), mat. provençal, 945.
PELLERIN (Jean), jard., 1947.
Pelles de bois (Fourniture de}, 457, 1048, 1065.
Pecerter (Antoine), voit., 760.
—— (Charles), ter., 645.
—— (Philippe), charp., 1243.
Peurier, puisatier, 422.
Pendule de chambre, 239.
Pendules achetées pour le Roi, 583, 584, 662, 663.
Pensées jaunes, fleurs, 1218.
Pépinières. — Voy. Auneau, Louvre, Roquancourt, Saint-Germain, Sceaux, Versailles.
Pgry (François), manœuvre blessé, 494.
Péquer, inspecteur, 497, 724, 946.
Perce-neiges (Achat de), 1027, 1216.
Pencævaz (Héritiers), prop, 53/4.
P£ncueroN (Jean), taillandier, 462, 902.
compagnon ébéniste, 462.
compagnon fondeur, 462.
fermier, 656.
Perches à crocs, 370, 1227.
pour soutenir les arbres, 469,
—— pour treillages, 27, 56, 59,139, 203, 209, 324, 325, 338, 349, L45, 511, 6o4, 605, 1027, 1028, 1105, 1226, 1227, 1246.
Perdrix (Blé pour la nourriture des), 512, 513, 830, 1055, 1259, 1261.
Perein (François), vigneron, 1240.
Penter, men., 649.
Prricorn (François), carrier, 830.
Pennne, manœuvre blessé, 1273.
Perle en forme de tête humaine, 863, 916,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Perles, 585, 664, 867.
Pennezze (André), ser., 288, 548, 8h:
——— (Veuve André), ser., 844.
Pernin , mathématicien , 378.
PEron (Jean), voit., 795.
PEroux , Maç., 229.
Perpignan, 497, 759, 1009.
Penrauzr (Charles), écrivain, 108.
(Claude), médecin, 103, 238;
contrôleur triennal des bâtiments,
père, arpenteur, 105.
fils, greffier de l'Écritoire, 59, 106, 248, 380, hgo , 708, 721; 992,
——— (Enfants du s'), 158.
entrepreneur, 826, 1050, 1255.
Perray (Le), 700, 704,709, 936, 937, 939: 946, 9b1, 961, 1071, 1136, 1155, 1268, 1278, 1280, 1281.
(Chaussée du), 699, 936, 1279;
(Étang du), 710, 936, 937:
(Magasins du), 1097.
—— (Rigoles ou aqueducs du), 423, 702, 864,936, 937, 9838, 957; 1266, 1279. ï
Perrier (Colasse), ouvrier blessé, 735.
—— (Nicolas), charp., 29, 671,
—— (Urbain - Allard),
ouvrier tué,
mac. et ter., 571, 923.
prop., 197.
—— (Veuve), 222, 542, 787, 1210.
Perrin, p. et doreur, 219, 1008.
ou Perrin, sc., 69, 88, 160.
Perrot (André), mac. blessé, 494.
employé dans le petit parc, 383, 484, 726, 947, 9h9, 950, 1267, 1268, 1269.
Perrot DE La Mazmaison, conseiller au Parlement, 270, 375.
Perse (Voyage en), 112.
Persienne (Brocard à la), 1086, 1097,
PERSONNE (Étienne), ter., 525, 813,823, 824, 3038, 1039, 1240.
PerTiNax , méd., 1008.
Pescexnius Niçer (Médaillon de l’empereur), 537.
Pesceux ou Pescugur (Claude), taillandier, 635, 1120.
Pesnow, arpenteur, 112.
Perir (Antoine), charp., 16, 162, 235, 327, 357, 498, 556, 768.
(Antoine), dit Dumesniz, ter. —
Voy. Domssniz.
(Cosme), portier de la cour du
Cheval Blanc, 290, 399, 576, 749,
(Jacques), cordier, 1286.
(Mathieu), ter., 35, 419, 678,
(Pierre), mac. blessé, 736.
arpenteur, 530, 733.
charretier, 682.
contrôleur à Fontainebleau, 81,
contrôleur à Saint-Germain, 106,
doreur, 774,996, 1174.
employé aux médailles, 536,537,
maitre du pont de Saint-Cloud,
AG
prieur de Choisy-aux-Bœufs, 6,
109, 1140.— Voy. Choisy-aux-Bœus.
prop., 1016.
——— (Enfants du s'), prop., 54», OT LAAITe
——— (Veuve), ter.,29,1192,101,165, 293, 302, 07.
Petit-Arcy, 788.
Petit-Bourg , 578, 66o.
Perir-JEAN, paveur, 550.
voit., 290, 1246.
Penrrpas (Antoine), ouvrier blessé, 740.
Petit-Reu, 72.
Peuples ou peupliers, 1241.
Pauppe LE Lowe, roi de France, 859.
Pmurppes (Jean), voit. et ter., 290,340, L19, 645.
Philosophe, stat., 621, 622, 625, 628, 988, 990, 991, 994; 995, 1181.
Phosphore (Le), stat,, 993.
Prar, charp., 148.
Prau, ser. — Voy. Pror.
Prcacme (Denis), prop., 38.
Prcar» (Charles), jard., 508.
(Jean), mathématicien, 102,
PrcarD (Pierre), prop., 786.
men., 95.
ouvrier blessé, 1275.
er POpelier, 770.
Enr DTOD.o 4.
———\ter, 490: 1190.
Er OIts 700:
Le Roman (Étienne), grT., 290,
Picardie, 362, 1214.
(Butte de). — Voy. Versailles.
Picarr, couvreur de chaume, 635, 1008.
Picéas, arbres, 62, 64, 110, 113, 149, 150,215, 248, 258, 293, 841, 344, 385, 445, 503, 505, 743, 797, 962, 1214, 1225, 1292.
en caisse, 28.
(Graines de), 1214.
Picuann (Jacques), charp., 680.
Picuon (Jacques), invalide employé à Satory, 742,959, 1278, 1279.
(Jean ou Pierre}, dit Tourancrau,
invalide, 488, 741, 959, 960, 961.
(Joseph), chapelain de 1a Savonnerie, 355, 533, 766, 1005, 1194.
Picourer (Pierre), charp., 597, 815,
Picot (Noël), lailleur de pierre, 424, Lab.
(Pierre). — Voy. Prcor.
employé à l’aqueduc de Forgeau, 186, hg7, 947, 949, 950, 1268, 1269, 1270.
vidangeur, 658.
Picpus (Religieux flamands de), 217, 395, 533, 767, 1005, 1196.
Pics (Fourniture de), 461, 694.
Piédestaux de fleurs de lis, 907.
de statues ou de vases, 329, ha, 359, 365, 424, 425, 46; Lay, h28, ho, 443, 165, 468,596, 603, 630, 635, 776, 894, 991, 998, 1101, 1119, 1120, 1185, 1186.
Prépevanr (Joachim), voit., 692.
Piédouches de marbre, 398, 634, 998. |
Pieds-forts achetés pour le Roi, 1202.
Pierre (Jean), employé, 1287.
(Nicolas), prop., 4o.
mac., 1286.
Pierre, village, 1071.
Pierrées de Marly, 365, 810, 1041, 10492, 1059.
de Versailles, 280.
Pierres. — Voy. Nanterre, Saint-Cloud Saint-Leu, Trossy.
——— fines. — Voy. Fiorentins.
gravées achetées pour le Roi, 870.
Piélé (La) et la Pudicité, méd., 1193.
Pieux pour protéger des voitures les arbres des avenues, 1225 , 1996.
Picanroz DE LA Force, historien de Paris,
Loo.
Piéxor ou Pinauzr, garde. — Voy. Pi- NAULT.
jard., 207.
Picorgau, marchand de bois, 6841, 1074.
Picuereau (Louis), receveur du marquisat de Maintenon, 854, 913, 1087,
Pirox, tailleur de pierre, 700.
Przuion (Michel), ter., 517.
Picon (Jean), marchand, 549, 841.
Pinarn (Jacques), maç., 979, 1008, 1162, 1197, 1199.
(Thomas), 79, 91, 108, 119,
tap., 779.
ter., 703.
Pinauzr (Nicolas), dit La Fureur, garde de la Prevôté de l'Hôtel, 106, 243, 852, 1066.
— archer, 75, 229, 362.
ou Pinor, limousin, 75, 229.
Peau (Baptiste), se., 21, 164, 178, 185,196, 301, 303, 412, 4o, 654, 803, 111.
Pier (Jean), ter., 815, 831, 1041.
(Robert), nattier, 65.
Pinor (Georges et Pierre), ter., 705.
Pns , laboureur, 511.
Pixsox (Denis), chaudronnier, 637.
Pinron, carreleur, 61.
Pioches. et piochons (Fourniture de), 463, 554, 763, 829, 1190.
Provor, charp., 981.
Pron, chargé de la nourriture des carpes à Fontainebleau, 1144, 1300, 1304.
Pior où Prau (Louis), ser., ga$ 79, 121, 255, 381, 393, 515, 570,732, 802, 817, 970, 1033, 1230 ,1244,
Piote, sorte de gondole , 608, 617, 1114.
Prpauzr (Simon), mac., 561, 788, 979:
Piquergau (Louis). — Voy. Picuergau.
Piquets (Fourniture de), 1286.
PrmLor, ouvrier, 1003.
Pmou (Jean), ter., 1238.
Pistolets (Achat de), 460.
Pistons de pompes, 57, 343, 363, 464,
PrrHouix (Héritiers de Jeanne), prop.,
Pire (Pierre Lrczerc, dit), ter., 283, 339, 4115, 416, 423,593, 645, 683, 684, 702, 855, 872, 878, 879, 897, 924, 928, 930, 936, 1043, 1071, 1099, 1102, 1194, 4147, 4453, 1105,1239, 1280 , 1281.
Prrron (Guyon), entrepreneur, 800.
Prvanx (Michel) , ter. , 702, 935.
Piver, garcon fontainier, 1158.
Pivin (Étienne), charp. et meunier, 186, 391, 455, 471, 714, 94.
Pivoines (Achat de), 1025.
Placets en ouvrage de la Savonnerie.
Plafonds en peinture, 19, 203, 317, 435, 616, 876, 911, 08/4, 1413, 1132, 1139.
Plain-chant (Livres de) faits par des invalides, 329, 8938.
Plaisir (Église et paroisse de), 44, 45,
(Rigoles de), 417, 418, 490.
Planches gravées, 98, 210, 219, 220, 300, 309, 306, 380, b41, bo, Goo, 698, 778, 779, 784, 922, 1007, 1015, 1189, 1190 ; 1192, 1194. — Voy. Gravure de planches.
de sapin et de chêne, 639, 883, 1060, 1090, 1092, 1119, 1164,
Plans des Maisons royales, 105, 294, 242,398, 363, 364, 372, 381, 471.
489, 530, 733, 785, 909, 1016, 1266,1267, 1272. — Voy. Chambord, Versailles.
Plantes (Achat, transport et recherche de), 221, 760, 761, 763, 781, 782, 1011, 1197, 1228. — Voy. Fleurs.
médicinales, 1126.
Plants d'arbres des avenues, 27, 201744 85, 104, 105, 112, 149, 150, 244, 245, 267, 292-294, 321, 380, 460, 465, hgo, 493, 503-509, 789, 791, 794. 954, 956, 1018, 1019, 1091, 1092, 1271.
Plaque composée de camaïeux et médailles d’agate onyx, 4o8, 483.
Plaques de cheminée, 820, 821, 1234.
Plateaux d'argent pour vases d’orangers, 587, 665.
Plates-bandes de fer, 147, 285, 286, 288, 291, 47, 548.
Plates-formes de charpente, 282, 554, 881, 882, 893, 932.
Platine de cuivre jaune, 761.
Plâtre (Fourniture de), 149, 369, 426, h97, 428, 466, 47o, 602, 603, 800,
Prarre-Monragne, p. — Voy. Monracwe.
Préçcar, plombier, 1111.
Plessis (Aqueducs du), 420, 581, 661,
(Village du), 187. :
Plessis-Piquet ( Ghemin du) à Versailles,
Pusson, marchand de bois, 680, 6841.
Plomb et étain (Achat de), 219, 278, 279, 298, 318, 558, 559, 564,689, 718,719, 770, 802, 919: 976, 1072.
—- Voy. ALLEN.
raffiné, 111.
——— (Vieux) donné en payement, 327, 333, 44h, 480, 516, 523, 652, 862.
PLomer, prop., 46.
PLoncrron, men. blessé, 851.
Plongeurs ; 65.
PLronson (La veuve de César), ouvrier tué, 282.
Pocaer (Gharles), dit Sarnr-Reuy, invalide. — Voy. Samr-Reuy.
Poëles (Fourniture de), 470, 655,758, 701, 902,107, 1111.
Porrson ou Person, p., 436, 773, 986.
Poésie (La), stat., 209.
Porcrou, ébéniste. — Voy. Porrov.
PorcnanT, marchand, 405, 4892.
Poigni (Bois de), 707, 864.
(Étang de), 1136.
Poienx (Marquis DE), 938.
Poils (Velours à trois et six), 461.
Poinçons de chaux, 1156, 1283. — Voy.
Chaux.
orientales, 465,
Poinçons de lettres
de médailles, 103, 379, 466, 541, 549, 563, 958, 776,78h4,1785,
Point du jour (Le), gravure, 100.
(Le), groupe, 367, 819, 998.
TABLE ALPHABÉTIQUE
PomEemoLre (Raymond), paveur, 82, 84, 530,602, 1056, 1264, 1265.
Pomer (Veuve de Nicolas), dit LarGEn- TER. jard., 145: 192, 9246, 247, 262, 381, 395, 496, 572, 739, 746, 918, 965, 1301.
— (M'"* Madeleine et Anne), jard., 972; 1144, 1300, 1801.
Porrié , 65.
Porrrer (François), jard., 1215.
mac., 677, 924, 025.
Poiriers (Fourniture de), 798.
Pomon (Veuve), marchande, 459.
Porssox (Jacques) le jeune, copiste, 1947, 1273.
(Jean), charp., 7953, 764, 981,
(Jean-Louis), p.,70,77,121,166, 232,200, 359, 366, 393, 516, 529, 554, 570,. 732, 803, 970, 1033, 1046, 1945, 1298.
(Pierre) le jeune, p., 818, 1046.
Poisson (Dessin de), 785.
Poissy, 78, 107, 246, 361, 1231.
(Bailli de), 46.
(Mare de), dans la forêt de Saint-
Germain, 1034.
(Pont de), 362, 1032, 1083.
Porrevn (Antoine), charp., 189, 379, 508, 528, 600, 680, 832, 835.
(Rivrer dit), charp. blessé, 735.
voil., 797:
Porriers, ter., 417.
Porrou (Philippe), ébéniste, 62, 163, 173, 342,475, 632, 774,892, 099, 1147, 1187:
Poitou, 1222.
Porrrxcourr (Le s' DE), prop., 108, 221,307, bla, 787, 1016, 1211.
Poivilliers, 1275.
Poivre (Jacques), carrier, 426,
Poix noire, 146.
résine (Fourniture de),
Porar», fondeur. — Voy. Pauranr.
Pozer, charp. blessé, 735.
Pozcux, stat. — Voy. Castor.
Pologne, 1007.
(Médaille du roi de), 1201.
Pommeray (Le Buisson), 1067, 1289, 1983, 1284, 1285, 1287, 1289.
Pommes pour les vaisseaux, 66.
Pommiers abattus pour la chasse du Roï,
Pommiers (Plant de), 790.
Pomonr , stat. , 995.
Pomparpy (Louis), sergent à verge,
FAO Pompes de bois, 553, 1076. (Corps de), 658, 698, 919.
—— (Fourniture de), 676, 1070.
Voy. Paris (Samaritaine).
Pomponne (Pépinière du chäteau de),
Ponceaux (Pont de), 1281, 1285.
Ponceaux ou ponsicaux, 36, 426, 841, 814, 899, 1032, 1037, 1042, 11h6.
Poxcer, mac., 564, 668, 699.
Poncifs de broderies, 772, 985.
Ponsset (Jean), ler., 1279.
Pont de bois, 1107.
Pont-de-Pierre (Sas de), 688.
Pontavert, 1065.
Pontgouin, 683, 691, 692, 694, 1072,
(Écluse de}, 679.
(Église de), 1071.
Ponraus (Michel). — Voy. Ponrus.
Pont-Neuf. -— Voy. Paris.
Pontons à Versaïllles, 184, 193.
Pontons de bois pour mettre des nids de cygnes, 211, 343, 346.
Ponts sur les rigoles, 54, 145, 672,
EE
démolis, 418.
faits avec des arbres, 938.
Ponrus (Michel), dit Samwr-Micnez, invalide, 488, qh1, 961, 1278, 1287,
Porier, inspecteur des moulins, 90,
oc 104, 187,245, 321, 348. 349, 39 L63, 4go.
PoquErin, miroitier, 307.
Poquer, inspecteur, 1080, 1290.
Porcelaine (Ornements façon de), 436
(Terre de), 173, 289.
Porcné (Antoine), ter., 1138.
Porchefontaine, h2, 329, gho+ (Avenue de), 79/4
Bois de), 951.
( ——— (Chaussée près), 337, 348, 049.
—— (Étang de), 317, 416, 645.
(Routes de), 1135.
Porcuer (Charles), invalide, 742.
(Claude), marchand , 709.
Porcæer (Veuve), prop., 39.
Porcuon, prop., 4o.
Porer (Thomas), ter., 820.
Porter, ter., 227, 1036.
Porphyre (Colonnes de), 577.
Porte-chaine d’arpenteur, 227, 513.
Portes de fer, 18,219, 313, 439, 1107.
— Voy. Versailles (Portes de fer).
Portières de tapisserie, 560.
Portor (Marbre), 348.
Portrait (Jacques), men., 323, 346, 505, 560,795, 1020, 1228.
Port-Royal, 936.
(Bois de), 314.
(Chaussée au-dessous du petit)
(Dames de), 44.
—— (Étang de), 936.
(Étangs du petit), 703, 857,
(Le petit), 422, 690.
—— (Pont de), 1279.
de Paris (Ferme appartenant à),
des Champs (Abbaye de), 788.
Portugal, 1993.
Porace (François), charp., 347, 348, 349, 350, 429, 463, 526, 608, 882,
Por-ne-Vir, soldat, 606.
Porgau (Pierre), ter., 1218, 1296.
Porez (Jean), briquetier, 1065.
jard., 27, 59, 85.
Potences de fer, 144, 349.
Porexor, mathématicien, 236,238, 878, 496, 537, 540, 783, 1013, 1209.
Potere (Jean), ter., 1280.
Porerr, jard., 28.
ou Porrery (Barthélemy), car-
rier, 97, 343, 351, 496.
(Veuve), 213.
Poruier (Jacques), prop., 42, 296.
Porter (Barthélemy), 1227.
(Denize ), veuve Meusnier, prop.,
— (Étienne), carrier, 837, 1060.
——— (François), ter. tué, 736.
——— (Jean), ter., 291, 340 , 447, 703, 868, 1059. — Voy. Porrrers.
(Pierre), marchand de bois, 849, jard., 295.
Porix ou Porrin, ter., 35, 143, 164, 281, 922.
Potin (Fourniture de), 462, 464, 465, 168, 549, 558, 633,718, 844, 846, 885, 976, 1064.
Poror (Gaspard), charp., 16, 26, 56, 59, 60,165, 466.
Pots à brüler, 1063, 1253.
Pots de terre (Fourniture de), 27, 215, 227, 323, 328, 34h, 460, 501, 5o7, 508, 781, 796, 1021, 1027, 1119, 4993, 19228, 1246, 1247.
Porrier (Veuve Clément), prop., 39.
(Nicolas), carrier, 1058, 1060.
(René), carrier, 837, 852.
PorriN, prop., 1141.
Poucer (Sébastien), concierge de l'hôtel des Ambassadeurs, 122, 256, 394,
Pougues (Fontaines de), 121, 256, 393; 570, 732, 970, 1298.
Pouiczer ou Pouiucier, maç., 415, 602, 825, 853, 877, 1101.
Pouillier (Aqueduc de), 959, 960.
Poucain (Claude), ser., 756,781,1011,
tr (Henry), ter. : 898:
——— (Jacques), voit., 449.
(Noël), ouvrier blessé, 689.
Poulains de charpente, 328, 980.
Poules de Barbaric, 1096.
sultanes, 1096, 1143.
Poulies, 32, 362,554, 820,919, 1120,
de cuivre pour les puits, 902.
dorées, 208.
Pouziner, mac., 940.
Pouzzarn (Pierre), jard., 1030.
Pouzzerier ou Pourrier, sc., 449, 619,
Pouzuier (Guillaume), mac., 426, 698.
Pourceline (Peintures façon de), 615.
PourIERE, charp., 740.
Pousse ou Pousre, tap., 886, 887.
Pousser (Jean), ter., 423, 936.
Poussier, vitr., 183.
Poussin (Nicolas), p., 272, 581, 584, 586, 587, 661, 663, 664, 665, 773.
employé, 778.
fondeur, 33, 63.
(Veuve), fondeur, 177, 327.
Poutres (Fourniture de), 1256, 1269.
PourriNcourr. — Voy. Porrrncourr.
Pouzzoles, près Baïes, 560.
Pozzolane, 493, 560, 561, 720, 758.
Préaux, marchand de bois, 1060.
Pré-Cios (Elang du), 35, 142, 143.
176, 282, 315, ha2,492, 581, 582, 661, 670, 671, 854, 954.
——— (Garde-rigoles du), 939.
(Pavillon du), 937.
Prépor, arch. et entrepreneur, 80, 112, 158, 214, 940, aa, 359, 752, ° 4 DS
Premier Ecuyer (Logement de M. le), 7938, 704,755, 981.
Première pierre de l'église des Capucines, 1009.
Pressoirs, 801, 848, 1039.
Préver, invalide, 1070.
Prevost (François), ter., 54, 65, 86,
balancier, 207, 230, 459, 637, Go.
carreleur, 343.
———— employé, 694.
——— épinglier, 908.
——— exempt de la Prévôté de l'Hôtel, 168, 656, 762.
= fondeur, 59, 633.
manœuvre blessé, 64.
Prevostez (François), meunier, 455.
ter. — Voy. Provorez.
Prieur (Guy), inspecteur à la recoupe de Marly, 725, 893, 1036, 1972.
(Jean), dit Sarnr-Arranr, meunier, 585, 593, 664, 788.
Prime d’émeraude (Vases de), 406,
Primevères, fleurs, 1914, 1916.
Printemps (Le) et les Amours de Psyché, tab., 986.
Prise de Gand, méd., 1014.
Prise de Reez, planche gravée, 785.
Procession de la Féte-Dieu, 1135.
Processions du saint sacrement, 541,
Procureur général (M. le), 773.
PROSERPINE ( Enlèvement de) , groupe, 100, 335, 139, 621, 987, 1176, 1182.
Prou (Jacques), men., 9, 14, 91, 94, 110, 118, 135, 163,165, 180,194, 204,253, 275, 280, 299, 304, 308, 313, 318, 319, 479, 508.
——— (Héritiers), 922.
ou Proust (Jacques) ,11,14,136,
278, 314, 331, 367, Lo, 522, 623,
Prou (Jean), ter., 1040.
(Jean), vitr., 183,376, 530,
Prousr (Jean), commis de la poste à Liège, 555, 693, 847, 850, 1062, 1064, 1253, 1274.
Prouvars ou Prouvax (Nicolas), charp.
ou mag, 680,689, 837, 1060.
Provence, 112, 492, 562, 716, 738, 7ho, 760, 943, 955, 1011, 1094.
Provosr, balaneïer. — Voy. Prevosr.
carreleur, 346.
fondeur. — Voy. Prevosr.
platrier, 428.
ProvorTez, ter., 340, 418, U29.
PRUDENT, ser., 359.
PRuDHOMME, arpenteur, 59, 109, 190, 243, 380, 467, Lg1.
——— (Veuve), prop., 45.
Prunay, 1058,
QuanriN, ter., A1.
Quart de cercle, 377.
Quarrenomme (Claude), 39.
Quatre-Vents (Hauteurs des), 1067, 1070,
(Village de Telleville, dit les), 1094, 1283, 1984, 1285, 1287,
Quercier, vannier, 229.
Ragaiuzes, marchand de sable, 72, 74, 225, 360, 362, 308.
Rabefoin, 1078.
Rabesques. — Voy. Arabesques.
Rasis ou Ragr, fendeur de grès, 699,
RaBuTTÉ, ter., 1042.
Razy (Pierre), charp., 82, 84, 05, 96, 182, 183, 379, D28, 529, 700,882, 834, 1055, 1056.
-— (Veuve),601,1055,1263, 19265. |
mac., 81, 84, 96.
Racinaux,; 144, 591, 527, 554, 815, 816, 823, 932.
Racine (Jean), poète, 102, 237, 539, 782, 1012, 1208.
jard., 1276.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Prunay (Aqueducs ou conduites de),
(Eaux de source de), 146, 291, 292, 453.
re (LEON de) 49204
Pruniers (Fourniture de), 798, 1216.
Psycaé (Amours, Bain, Mariage, Festin de noces de), tab., 986.
Puczr (Pierre), se., 562, 591, 666,
fils, sc., 592, 666.
Puran (Michel), ter., 936 , 987.
Puisalou, 673,854, 860.
(Garenne de), 417.
(Rigole de), 421, 951.
Puisards, 76,147, 225, 226, 283,284, 285,286,289,290,363,364,544,545.
Puits (Baraques sur les), 676.
(Cordes à), 1028, 1227, 1286.
| ——— d'épreuve, 42.
Quennez, QUuiERNEL ou Querner (Jean), mat., 31, 188, 392, 457, 719, 943, 944, 1159.
Quesneau ou Quienrau, arpenteur, 687, 1078, 1079, 1080, 1289, 1290.
Quesnez (Abbé), 776.
QUESTISSAN (Étienne), jard., 381, 498.
Quérez ou QuéTeLLE, mac., 69, 71, 282,
Raoïne, ter. et voit., 290 , 551,552, 815, 823, 1002.
Rae ( Louis), cordier, 176.
Raveauzr (Nicolas) , prop., 38.
Radiers, 549, 684, 8h41, 8ha, 8h43,
Raprcors où RADIGEOIS, men., 93, 151, 189,213, 325, 346.
| Rarrron (Gilles), mac et voit., 67, 147,
(Veuve), 553.
——— (Jacques), carrier, 836, 1063.
eune, charp., 639.
Veuve), prop., 38, 285.
| Rarron (Isambert), prop., 155.
| Raçazus, marchand de bois, 852.
Puits (Ouvriers tombés dans des), 671, 704, 705, 957.
(Poulies et chaînes pour les),
(Travaux de), 340, 416, 417, L20, 421, 423, L25, ANG, 673, 707, 710, 735,736,797; 9071001, 1031, 1058, 1068, 1070, 1071, 1078, 1074, 1193, 1134, 1989, 1283, 1284, 1285, 1287, 1289.
Pusoz, avocat au Conseil, 534.
PurHomme, fermier, 229, 893.
Pyramidales, fleurs, 1216.
Pyramide abattue (La), méd., 1015.
Pyrénées (Marbres des), 5, 109, 271, 374, h92, 560, 718,726, 857, 861, 862, 864, 869, 870, 876, 914,915, 955, 1088, 1090 ,1094,1142,1919, 1273,
(Plantes des), 782, 1011.
QuéTIER, Voit., 191.
Queue-Renard (Bois de la), 698.
Quinauzr, poète, 102, 237, 539, 783, 1012, 1209.
Quinconce (Plantation d’arbres en), 505, 506, 791, 1018, 1081, 1217, 1918, 1219, 1220. Ë
Quint (Droit de), 4o3, 481.
Quoex (Héritiers du s' »z), 159.
Racor, ter., 191.
RaGumn, ser., 1168.
Rameuer. — Voy. RiNquEr.
Ramssawr (Pierre), antiquaire, 469,538, -559, 777; 782, 870, 875, 917, 1007, 1019, 1200, 1201, 1903, 1209.
médecin des Bâtiments, 489,721,
Razps, ingénieur anglais, 130.
Rambade (Matelots de), 944, 1012.
Ramsauzr (Veuve), ser., 60.
Rambouillet (Bois de), 864.
(Chemins de), 936.
RamBour, p., 62, 164.
Rames pour les gondoles ou les galères, 710, 765, 887, 976.
Ramesar ou Ramessé (Guillaume), dit
IMPRIMERIE NATIONALE
L'Écossars, invalide, 488, 741, 960 , |
Ramonages de cheminées, 23, 62, 68, 7h, 70, 84, 119, 169, 243, a4, 298,953, 304, 316, 325, 391, 465, kb. 501, 526, 559, 636, 637, 64o, 760 , 805, 822, 830, 831, 892,894, 906, 907; 968, 1000, 1035, 1047, 1419, 1134, 1189, 1262, 1963, 1297. — Voy. Papezan, Varisse.
RAmonNDow, p., 216, 354, 532.
Rampes de fer, 18, 479, 649, gou:.
de marches, 365.
Rawzay (Guillaume), dit Huise, invalide, employé à Monceaux, 742, 959, 1278, 1970.
Rance (Marbre de), 998.
RanDonw, grav., 785.
Raon ou Ramon (Jean), se., 11, 22, 58, 60, 68, 88, 91, 92, 93, 136, 140, 160 , 169, 172, 180, 189,197, 278, 317, 324, 335, 438, 47, 624,919, 990 , 991, 994, 1183.
RaourLe, élève peintre, 497, 723, 950,
Rapallo (Orangers envoyés de), 564,
RapmaËL, p., 314, 436,587, 598, 600, 665, 669, 772, 773, 985, 986, 10038, 1004, 1169, 1194, 1195.
Rain, ter., 511, 1260.
«Rassé (Guillaume), dit Huisze, invalide:
— Voy. Ramzary.
Rasronn, facteur d’orgues, 1094, 1143.
Rarason (Les sieurs DE), prop., 39,
RarTeau (Laurent), ter., 544, 840.
Rateaux ou ratissoires (Fourniture de),
Rarez (Jean), prop., 44.
(Jean), ter. , 525, 811.
Rateliers et mangeoires, 58.
Rarier, maç., 414, 497, 4a8.
RarrEau, carrier, 541, 831, 103.
RarrouLeau (Claude), poseur de pierres blessé, 1273.
Ravaux, employé, 688.
Ravener, invalide, 964.
Raymoxn (Pierre), dit La FLeuR,. invalide, 488, 741,.958, 960, 961:
RAYOLLE, sc., 699, 988 ,.11892., 1189:
Rayonnement de terres, 225, 226, 227.
Regexac (Comte ne), 778.
Resours (Jean), dit La Baie, garde des 4
palis à Fontainebleau , 245,382, 497, 830, 1053, 1261.
Réchauds (Fourniture de), 4o9, 649,
Recoupes, 54, 60,61,72,79,85,141, 171, 177: 199, 208, 226, 279, 286,
Regards des fontaines, 53, 54,92, 458, k79, 706,824, 884, 934, 932, 934, 1047, 1146, 1148, 1253.
Régiment de Monseigneur, 724, des Gardes, 726, 823, 825.
du Roi, 739. — Voy. GREDER
SALIS, Sarre.
Récué (Mathieu), ter., 56, 56, 70, 71, 170, 227, 232, 360, 367.
RecxarD (Pierre), couv., 170, 193.
jard. , 450.
sc. , 1182.
ter. 440.
Regxaun, marchand linger, 888.
Recnaup ou Renaunin (Thomas), se., 11, 63, 118, 136, 137, 140, 17h, 178, 181, 252, 277, 335,336, 390, 439, 567, 622, 729,967, 988, 1189,
ReGnauzr, charp., 91.
sc. , 992, 1182. ——— (Philippe), ser. — Voy. Renauzr.
tuteur du duc pe Cnorseuz, 6,
REGNIÉ ( Guillaume), mat., 1160:
REGNIER , sc., 1182.
Regobetages, 770.
RéGuaLLe, ter., 1104:
Reine (Téte de la), méd., 542.
Reine-des-Anges (La), frégate, 130:
Religion (Médaille sur la), 1007.
Reliures, 537, 559, 562, 778, 779, 1200 , 1208.
Remi (Guillaume), prop., 39.
Remise du merisier, 1023.
Remises. à gibier, 23, 29,64, 94, 449, 150, 293, 294, 302, 305, Lao , 454, 580, 582, 583, 661, 663, 763, 791, 854, 861, 912, 1048. — Voy. Grenelle, Montrouge, Roule, Saclay, Saint- Denis, Saint-Germain, Saint-Non, Saint- Ouen, Trappes, Versailles, Vésinet, Villepreux.
ROI
Remy (Jean), garçon de laboratoire, 291, 001.
(Michel), men., 431, 485, 648, 816, 1086, 1108, 1127, fontainier, 148, 287.
préposé aux ouvrages, 497, 771. ROD+ 0/1 ser., 4141.
voit. , 1011.
RENARD, couv., 17, 13, 60, 134, 28», voit., 148 ,. 286.
Renard, perte d’eau ,284, 286, 287.
Renaup et ARMIDE, lab., 592, 667.
RenauDiÈRE (François), charron, 693.
Rexaupiv, chaufournier, 524.
Rexaunor (Abbé), 540:
Renauzin ( Gaslon), inspecteur, 825.
Renaucr (Claude), charp., 508 , 796.
(Denis), prop., 39.
(Philippe), ser., 291, 547, 595, 681, 843, 902, 1062, 1091, 1291, 1959, 1253.
(Size), ouvrier tué’, 690.
employé aux bâtiments, 465, 687.
René, employé, 1073.
Renuin (Jean), charp. liégeois, 145.
Rennemoulin, 156, 298, 580, 787,789, 1018, 1918, 1219.
(Curé de), 858, 914, 1084.
(Faisanderie’ de), 583, (Remise de). — Voy. Villepreux.
Rennequin (M°°), 291.
Renonor, marchand de paille, 635.
RENOIR, mac., 16.
Renonceules pivoines (Achat de), 1025,
Reno, Ler., 180.
Renouzr (Louis), paveur, 895, 905, 931, 968, 1046, 1117, 1132, 1133, 1149, 1245, 1254, 1296.
(Héritiers), prop. ,"45.
Renriër, charp., 1060.
Renyé (Guillaume), mat., 944.
Repanpu (Blaise), ouvrier blessé, 1080.
Ressorts d'horloge, 1048.
Restaurations de bustes et statues de bronze et marbre, 1892, 439, 478, 621, 987, 991, 993, 1116; 1176, 1180, 1181, 1187.
Mai: 20.0. à
Restaurations de tableaux, 209, 587, 598, 669, 773; 857, 889, 914, 985.
Résurrection (La), tab., 589, 665.
Resve (Pierre), dit La Gayeré, invalide, 7ha, 961.
Retailles de pierre, 77, 287.
de plomb, 333.
Rerab , entrepreneur de pierrées, 873.
Rets (Fonds de), 1031, 1229, 1234.
Retz-en-Cruze (Chaussée de), 78.
RÉVÉREND, charp., 203.
prop., 154, 12386, 1237.
voyageur au Levant, 245.
Revesche, étofle, 11914.
Revoir (Jean), grav. en méd., 1192.
Reynes, brodeur. — Voy. DE Reynes.
Rezeux (Ruisseau de), 1093.
Rhône (Le).et la Saône, groupe, 1178.
Riausourc, ter., 1019.
Risaupeau (Jean), taillandier, 796.
RiBauvie, employé, 1079.
Ricarp (Jean), concierge du château de Madrid, 121, 255, 393, 969, 731, 970; 1298.
(Jean), dit Ricarb, invalide, 489,
—— (Mathieu), invalide, 488, 741.
Voy. Brocan.
Ricarr, p., 64, 139, 306.
Rice (Veuve Étienne). — Voy. CRosNIER.
Ricaann (Germain), facteur de marchands de bois, 763, 100».
(Gilles), concierge de la petite écurie, 745, 964, 19093.
(Henri), voit., 742, 1188.
charp., 981.
mi 12002
ser., 18, 24, 59, 91.
(Veuve), ser., 134, 136, 195, 276, 304, 306, 309, 332, 433, 651,
ter., 285.
Rrcneuteu (Statues de), 626.
(Vénus de). — Voy. Vénus.
Ricuer (Antoine), voit. par eau, 852, 1065, 1993.
(Pierre), voit., 1277.
marchand, 888.
Ricnon (Nicolas), voit., 64, 110, 191, 206, 316, 560, 758, 927, 1002, 1187, 1188.
—— (Noel), ter., 798.
(Veuve), prop., 45.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Ricuoux (Noel), ter., 447.
Ricorp (Mathieu), invalide employé à Buc, 959, 961, 1278, 1270.
Ricour (Catherine), prop., 1016.
Rico (Éloy), marchand de plomb et étain, 33, 180, 298. 890.
Rucaucr, entrepreneur, 1193.
(Veuve), préposée aux Tuileries,
voit., 110.
Ricozcer (Pierre),ter., 909, 910, 911, 1139, 1140.
Rimpaur, mac. blessé, 84.
Rinquer, charron et voit., 280, 329, 343,351, 458, 6og, 656, 658, 887, 893, 894, 1107, 1119, 1101.
ou Rineuer (Antoine), voit., 458, 635, 638, 796, 1223.
Rinsanr, médecin. — Voy. Raïnssanr.
Rrpgau (Louis), procureur, 4o2, A80.
Riquer pe Bonrepos (Pierre-Paul) , entrepreneur du canal du Languedoc, 128, 199, 130, 234.
fils, maître des requêtes, 128,
River (Antoine), men., 10,17,69, 70, 87,135,163,179,1938 ,205,912,293, 231, 239, 245, 280, 302, 308, 804, 307, 312, 318, 319, 331, 346, 351, 358, 365, 430,475, 514, 515, 591, 610, 648, 792, 801, 855, 866, 900, 1069, 1070, 1108, 1126, 1197,
Rivière, ter., 523, 598, 698, 706,819, 819, 929, 1147. %
Rivière (Groupe représentant une), 621, 629, 623, 625, 627, 988, 993,
Roseun père, entrepreneur, 413, 677, 683, 685, 689, 690, 1071, 1075, 1077; 1078, 1079,1080 ,1286 ,1287, 1288, 1289, 1290.
fils, ingénieur, 685, 690, 1077:
Rogerr (Claude), prop., 295.
(Jacques), jard., 81, 171, 294, h45, 504, 505, 790, 797; 798; 799; 1019, 1099, 1917, 1218, 1264,
(Veuve Jean), 104.
jard., 48, 200, 303, 304, 875, 528, 925, 1105.
mac., 147.
Roger, sc., 44o, 5oo , 628, 995, 1483.
Roperr Dumesniz (M.), 100.
Rogizzarp , doreur, 208, 211, 279, 310, 345, 347, 349, h12, 435, 168, 629, 888, 904, 1119.
plombier, 60 , 97,203,502, 783,
Rosrzrarr, fondeur, 9038.
Rogin (Claude), prop., 46.
(René), tailleur de pierres, 814, 823, 1038, 1230.
Robinets de cuivre, 32, 33, 53, 63, 177: 180, 204, 205, 209, 211, 218, 233,287, 315, 326, 327, 344, 346, 349, 369, 460, 462, 464, 469, 474, 476, 515, 519,528, 546, 549,614, 633, 656, 819, 820, 821, 841,885, 924, 934, 997, 1001, 1047, 1086, 1098,1111, 1119 ,1150 , 1190 ,12387,
(Étui aux), 938.
Roca (Julien), chaufournier, 1065.
Rocue (Claude), ouvrier blessé, 229.
(Jean), scieur de long, 1164.
(Pierre), prop., 156.
Rochefontaine (Glaise de), 960.
Rocugrorr (Maréchale ne), 827.
Rocmer (Louis), maç., 69, 281, 274, 365, 4o1, 520, 598, 808,825, 835, 855, 921, 1037, 1057, 1284, 1249.
(Louis), p., 615, 616,653, 70h, 818, 853, 889, 904, 935, 1144,
Rocher (Hauteurs du), 1073, 1074.
Rocner ou RocHeitE, sC., 770, 1006,
Rocuerz ou Romais, maç., 423, 4a5.
Rocnox, concierge des Gobelins, 99; 516, 354, 508, 588, 766, 1004,
Rocquancourt. — Voy. Roquancourt.
Rocque (Jean), ter., 809.
Ropon, marchand de bois, 680.
Rogrriers (Joseph), grav. en méd., 103, 219, 9249, 4h89, 723, 786, 95h, 1015, 1198, 1272.
Rocgr (Antoine), jard., 509, 796.
(Veuve François), prop., 297;
(Jean, jard., 796.
(Joseph), se. et fondeur, 846, 995 , 1111, 1184.
(Michel), chaufournier, 1101,
Rocer (Pierre), ser., 349, 433, 5o2, 515, 562, 595, 613,650, 681, 730, 788, 792, 801, 866, 883, 901, 968, 1017, 1109, 1128, 1169, 1170, 1228, 1230, 1296.
commis de M. pe LA CHAPELLE
Bessé, 722, 951, 1266.
men., 704.
TT Prop., 109, 229, 543, 787.
TT SC
vannier, 1003.
RocomEr. — Voy. AveLineE.
Roais, entrepreneur, 699.
Roi maure, agate, 1200.
Rois esclaves (Les), stat., 439, 626,698, 993, 1172, 1180, 1192.
Roue, 667.
Pozzanp, lieutenant du prévôt de Lille,
ROLLE, géomètre, 1209.
mathématicien , 237, 238, 1013.
Rozcer, charp. blessé, 738.
Romain (Jules), p., 436, 569, 772; 7783; 986, 1003, 1004, 1194, 1195.
Romas, ter., 598, 698, 706, 929, 1147.
Rowsaur (Veuve), ser., 63, 203.
Rome, 107, 112, 177; 191, 238, 374, 378, 382, 539, 557, 559, 961, 565, 722,762, 772, 773, 779; 784, 953, 956, 1013, 1084, 1085,1140 ,1208.
— Voy. Académie.
RomeLLe, employé aux bâtiments, 1289,
Rondelles de robinets, 286, 396. 547, 549, 819.
Roncero (Jean), marchand, 770.
Roquancourr (Le s' DE), prop., 590.
Roquancourt, Lo, 42, 43, 67, 85, 150, 151, 169, 170,294 ,:384, 453, 458, h59, 483, 487, h93, 504, 506, 58», 590, 696, 697, 711, 722, 786, 791, 854, 855, 878, 1220, 1239, 1241.
(Aqueducs de la montagne ou conduites de), 2, 31, 34, 4a, 51, 52, 85,196,144, 267,283, 459.
—— (Avenue de) à Marly, 1019.
(Avenues de), 28, 296, 590,
(Chaussée de), 701.
(Ghemin de) à la porte Saint-An-
toine, 143, 281, 666.
(Chemin de), au devant del'étang
7ol.
(Église de), 38.
Roquancourt (Étang de),349,453, 698, 701, 784, 931, 932, 933.
(Mur de chaussée de l'étang de),
——— (Pépinière près), 28, 29, 31, 58, 111, 201, 305, 841, 451, 503, 793, 859, 1022, 1098,1918,1290 ,1995,
(Réservoir sous), 67, 144, 168, 177; 199; 207, 429, 526,825, 1146.
(Terres acquises à), 297.
Roquezanx (Pierre), prop., 38.
Rosbier, maçon et tailleur de pierre, 67, 162, 188.
ter., 324.
Roseaux, 65, 91, 398.
de cuivre, 397.
(Peinture de), 334.
Rosés (Denis), garde au grand aquedue de Buc, 1268, 1969, 1272, 1275.
Roses de métal, 14, 178.
Rosiers de Guelter ou de Gueldre, 1020, —— de Hollande, 1096.
muscats, 1219.
Rosuw, ser., 87.
Rossezer, marchand de médailles, 1008.
RossrenoL (Jean-Baptiste), mat., 944,
—7— (Robert), mac., 16,25, 32,69, 94:92, 178, 180, 192, 298, 526, 601, 822, 863, 877; 1100.
(Veuve), ser., 81, 83, 90, 241, 308, 871, 909, 828, 1051, 1257.
Rosranc, contrôleur, 143, 28o.
Rotator (Le), stat., 1176.
Rorrarr (Jean), ter., 517.
Rory (Clément), ouvrier blessé, 555.
Rouaux (Jean), dit La MonraGne, invalide, 959.
Rousmner (Jean), gobeteur, 770.
Rové, ter., 370.
Rouen, 173,228, 239, 345, 381, L98, 508, 557, 693, 694, 708, 718, 789, 794, 821, 1011, 1019, 1091, 1071, 1119, 1190, 1140, 1187, 1916, 1246, 1249, 1254, 1255.
(Coadjuteur de), 108, 222, 54,
(Généralité de), 597.
Rouets pour les machines el les mou-
lins, 207, 211, 347.
RouGewonr, employé, 1075.
Rouçiraun (Jean), dit Bras De rer, invalide, 487, 493, 741, 959, 960, 961, 1978, 1270.
Rouizcé ou Rouzzter (Joseph) l’ainé, 8er., 70, 72, 79, 74, 160, 993, 294,-230, 9290, 359, 364, 366, 915, 595, 801, 802, 8/0, 920, 1033, 1045, 1061, 1230, 1951.
le jeune, ser., 595.
Roule (Bassins de la pépinière du}, 507,
—— (Commanderie du), 583, 663.
(Orangerie du), 323, 499, 503, 507, 508, 771, 792, 796, 980, 982, 983, 984, 1026, 1031, 1163, 1229, 19924, 1297, 19298, 1220.
——— (Orangerie nouvelle du), 116, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1926.
"+7 (Pépimière du), a%, 37, 49, 91,
104,105, 110, 111, 112, 151, 173, 185,206, 244, 293, 312, 323-394, 380, 381, 191, 493, 503-509, 663, 711, 729, 792, 708, 794, 790, 797, 799, 812, 867, 917, 946, 951, 952, 995, 956, 962, 979, 1001, 1020, 10938, 1024-1031,1161,1165, 1166, 1168, 1213, 41914, 1915, of, 1299, 1993, 1994, 1995, 1297- 1229, 1971, 1272, 1974.
7 (Remises du), 94, 583.
——— (Terres acquises au), 297.
Rouleaux frettés de fer, 1298.
—— pour conduire les slatues, 763.
pour rouler les tapis, 308.
RouzLrar, marchand de bois, 640.
Rouzier lainé (Joseph), ser — Voy.
Rourrié.
Rouzcor, marchand, 561.
Roulons, 348.
Rourié (Jean), ter., 420, 448, 658.
Rousseau (Nicolas), cordier, 207, 345, 350, 459, 638, 64o, 657, 886, 892, 906, 94o, 1118.
(Thomas), employé, 229, 689,
charron, 149, 287. 369.
—— mac. blessé, 81.
—— mac. et tailleur de pierre blessé, h94.
——— marchand de bois, 680.
one D: 0410, 09010598 8181016:
Sr 60: 109:
——— tourneur,/207.
nan Et RAT née dit CR min
Rousseau, vitr., 170.
Roussez (Claude), prop., 581, 661.
(Mathieu), employé à la maçonnerie du Trou d'Enfer, 725, 824,
(Mathieu), inspecteur des plants
de Marly, 1271, 1978.
(Nicolas), charp., 841, 908,
grav. en méd., 1015, 1193.
se., 93,170, 42, 624, 990.
Roussecer (Jean), carrier, 838.
——— grav., 216, 355, 533, 707, sculpteur, 1182. — Voy. Rous-
SEL
RousseLLe, invalide, 488.
Roussecor ou Roussezer, employé au
SABANDE , ter., 418.
Sable de rivière, 54, 65, 77, 89, 110, 141,199, 200, 207, 208, 209, 210, 211,233, 337; 339, 943, 346,347, 360, 364, 368, 416, 448, lo, 517, 524, 606, 6o7, 638, 646, 804, 809, 811, 819, 814, 820, 837, 881, 1038, 1070, 1109, 1120, 1240 ,1941,1246 ,1947,1283, 1284.
Sablé, 564.
SABLIER, prop., 43.
Sablières, 198, 701.
Sachées de mousse, 286, 287.
Saclay, 483, 577, 722,786, 920, 946, 1154, 1919.
———— (Aqueduc et rigoles de), 920, 924, 1139, 1194.
——— (Bätiment ou pavillon des soupapes de), 415, 4a9, 478, 670, 671.
(Étang de), 34, 143,176, 281, 289, 301, 329,840, 413, 41h, 416, 418, Lh19, 421, 4o2, 431, 44h, 464, 576, 577, 660, 670, 671, 701, 924,
Re — (Moulin de), 51, 416.
—— (Nouvel étang de), 576, 659.
- (Pavillon du garde de), 710.
(Remises à gibier de), 294, 305, 451,505, 507,790, 1022.
-__- (Travaux de la plaine de), 35, 36, 196, 131, 132, 142, 143, 158,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Perray, 725, 832, 939, 949, 950, 1268, RousseLor, ingénieur, 1277, 1279, 1280.
Roussin, paveur et ter., 675.
Roux (Jean), dit L’ORAnGe, invalide, L88, 7h41.
Roxane. — Voy. ALEXANDRE.
Roy, voit. 337.
Rovez (Joseph), fondeur, 633, go, 933, 1063, 1085, 1093, 1150,
Royez (Pierre), voit., 646.
Roynarp (Robert), charp., 1287.
Rozan», ter., 899.
Rozay (Denis). — Voy. Rosée.
Roze ( François), ter., 605, 763, 879, 880, 898, 899, 1103.
Roze BLancue. . BEAUDEAU.
Rozette de Suède, métal, 564, 718.
Sapernom (Léonard), carrier, 1032.
— Voy.
Sacs (Fournitures de),
Sades (Manufacture de), 4o1.
Sapt.
Sacer (Jean), ler., 421, 868.
SaicarD (Ambroise), prop., 295.
SAILLOT, commissaire des pauvres de Saint-Roch, SaILLY (Jean), prop., 534.
Sainfoin (Graine de), 823, 1241.
SAING, men., 80.
SAINT-ALLARD , carrier, 544.
SainT-AMaAND, fermier, 1106.
Sanr-Amour, soldat. — Voy. Tazuar.
Saint-Antoine, près Versailles, 468.
——— (Avenue de la porte), 10171227: 1228
(Bois de), 1224.
(Pépinière de), 1215.
se (EONO NAT TO TON A0" 696, 854, 1027.
——— (Porte), à Paris. —- Voy. Paris.
Saint Antoine au désert, tab., 1131.
de Padoue, tab. — Voy. Vierge.
Saint-Arnoul, 69h.
(Aqueduc de), 679.
——— (Chaussée de), 1076, 1287.
(Cimetière), à Versailles, — Voy.
Rozy (Guillaume), prop., 156.
Ruban pour nouer les cheveux ‘des malelots, 888.
Rogens (Pierre-Paul), p., 585, 664.
Rubis, 589, 598, 665, 669, 859, 867.
Ruches de menuiserie, 323.
| RuperEau, doreur, 279, 310.
Ru, ser., 96.
Rueil, ho, L3, 19922.
(Bois de), 296. 1098.
—— (Église de), 153.
(Jardin de la seigneurie de),
Ruezce (Nicolas), voit., 376, 1223.
Rungis (Fontaines de), 119, 120, 294, 392, 568, 730, 909, 1297.
Rurgau (Veuve), prop., 42.
RuzzztoN, payeur, 937.
Saint-Arnoul (Chaux de), 1101.
Saint-Aubin (Pont de), 1287.
| Saint-Benoît (Rigole de), 1280.
Saint Bruno (Vision de), tab.,
Saint-Ceré, 859, 915.
Saint-Christophe (Île), 131, 234, 269.
Samwr-Craune (Claude Aucer, dit), invalide. — Voy. AuGEr.
Saint-Claude (Gyclamens), 1019.
Saint-Cloud, 75, 200, 210, 326, 343, 350, 384, 498, 534, 606, 6o7, 881, 956, 1105.
-———— (Fontaine et bassin de),
(Jardin de Monsieur à), 795.
——— (Pierre de}, 97, 161, 426, 427.
——— (Pont de), 466.
—— (Port de), 461, 504,638, 706,
Saint-Cyr, 43,658, 738, 877, 897; 906, 931, 948, 955,958, 959, 977; 982;
—— (Abbaye ou couvent de), 643,
——— (Abbesse de), 37, 4o, 152, 403, L81.
| ——— apothicairerie, 907.
appartement de M*° ne Marnrs-
Saint-Cyr, aquedues, 52, 62, 66, 86, 105,174, 193, 200, 452, 467, 932,
avenues, 646, 1124, 1218.
bâtiment, Ga, 647, 648, 650,
bibliothèque, 907.
Sr (Bois de); 960:
(Broderies de), 953, 977, 1191,
(Buffet d’orgues de), 904.
(Canal et réservoir de), 54, 57,
(Ghapelle de Saint-Candide à),
(Ghemin de), dans le petit pare,
878, 895, 1102. cimelière,
(Cloches pour), 997.
grilles du couvent, 907.
——— horloge, 907:
jardin, 646, 796, 797, 798, 895, 898, 908, 975, 1021, 1093, 4026, 1027, 1029, 1030, 1194, 1125, 1135, 1271.
—— jardin de l'infirmerie, 898, 1126.
lieux communs, 898.
machine à cheval, 1274.
maitre autel, 904.
offices, go2.
orgue, 907, 1128, 1133.
(Plan et modèle de), 909.
pompes, 902, 1122, 1197, 1274.
(Prieur de), 534.
(Puits percés à), 710, 902, go7.
réservoir, 11092.
(Tableaux pour), 1131.
(Terres acquises à), 295, 296, 297; 298, 403, 788, 1080.
SainT-DENIS, maç., 173.
tab., 1131.
Saint-Denis (Montagne de) ,,1003.
(Remises à gibier de la plaine
de), 149, 150, 293, 294, 30a, 506,
(Remises nouvelles de la plaine
LEE RES
de), 1921.
SawT-Dinier, employé, 1286.
SaintT-Dié, soldat, 1105.
Saint-Domingue, 594.
Saint-Eprre (Religieux de), 483.
SAINT-ÉTIENNE, — Voy. Nocarer.
Saint-Fiacre (Carrière de), 737.
Saint François agonisant, tab., 653.
SAINT-GABRIEL, soldat, 683.
Saint-Germain, abreuvoir, 78,222, 268, 397, 358, 361, 1032, 1034, 1085.
——— allée du Mail, 76,78, 79.
allée du petit parterre en terrasse,
allées, 804.
—— allées du grand jardin, 360.
—— allées du nouveau jardin, 72.
—— appartement de M. ne Croissy, FA —— appartement dela Dauphine, 801.
——— appartement du Dauphin, 76.
—— appartement de M. et M°"° pe Louvois, 74, 75,77, 225, 220.
appartement de M. le duc pu Lune, 74.
appartement de
Mademoiselle,
appartement de M°"° De Marnre-
——— appartement de M. ne Maurevrier, |
appartement de M°° pe Monres- PAN, 78, 298.
appartement de M°° pe Sarnr-
Pouancz, 226.
appartement du Roi, 72, 74,76, 309: 801,
appartements, 802, 803, 1033.
Enfauts de
-—— appartements des France, 800.
——— (Aqueducs conduisant les eaux à), 1034, 1036.
avenues, 78, 105, 24h, 380,
avenue des Loges. — Voy. Loges.
avenue de Versailles. — Voy.
ci-dessous Chemin de Versailles.
avenue du Vésinet, 1023.
——— balustrade du château, 803.
bassins du parterre, 72, b17,
boulingrin, 75, 77, 114, 298, 249, 260, 387, 744, 964, 1093, 1931, 1203.
cabinet de M"° DE Fonraness,
cabinet des parfums, 801, 803.
ROT
Saint-Germain, cabinet des raretés du Dauphin, 516, 802.
cabinets du Dauphin et de la
Dauphine, 1033, 1034, 1036. 1139.
cabinets du Roi et de la Reine,
canaux et collines du château, 114,949, 745, 964, 1993.
capitainerie, 9296, 514, 8o1, 805, 1032, 1033.
carrière des chevaux de course,
—— carte des environs, 808.
cerfs transportés dans le grand parc, 358, 361, 36.
chancellerie, 74, 75, 76 226, 358, 4o1, 800, 1230.
chapelle, 359, 516, 803, 806.
château, 3, 66, 166, 177, 181, 286, 244, 376, 453.
château neuf, 77, 115,1921,9249, 255, 260, 387, 393, 570, 792, 745, 964, 970, 1231, 1293, 1298.
château vieux, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 115, 191, 994, 297, 229, 280, 249, 255, 260,358, 359,
(Ghemin de), 31, 34, 35.
chemin de Marly, 859, 1032,
chemin de Versailles, 43,74, 79; 94, 92, 199, 204, 299, 9281, 313, 855,1034.
= Chen, 146 1929, 240 260; 387, 745, 806, 964, 1993.
commun de Monsieur, 224, 298,
commun du Roi, 362.
— corps de garde, 226.
—— corps de garde français et suisse,
——— cour du chenil, 78.
cour des cuisines, 802, 803,
cour du donjon, 803.
cour de l’oiselerie du chateau,
cuisines, 362.
(Dépenses de), 72-79, 127, 222- 230, 268, 274, 307, 357-364, 793, 799-808, 919,920, 1031-1037,1229- 1933, 1247.
Saint-Germain (Descentes du château de), 191,255, 393, 570, 732, 970; 1298.
(Eaux de), 1232.
écurie (Petite), 115, 49, 260, 387, 745, 800, 809, 964, 1293.
___- écuries de Monseigneur, 74,
écuries de Monsieur, 226.
—— église paroissiale, 130, 230;
enclos du petit bois, 114.
escaliers, 804.
faisanderie, 293.
fontaines du château, 249, 362,
forêt, 85, 293, 301, 489, 517, 518, 520, 804, 807, 1082, 1034,
fossés du château, 360, 804.
gages des officiers, 11/-1 15,191, 249-250, 295, 259-260, 381, 383, 386-388, 393, 493, 569-570, 732, jhh-745, 963-964, 970 ,1268 , 1293- 1294, 1298.
garde-meuble, 514, 804, 802.
——— geôle, 799:
- glacières, 225, 226, 230, 360, 518,,1035, 19299, 1230.
glacières du boulingrin (les quatre), 805, 1930, 1233.
grille de fer du nouveau jardin, 76,166.
grotte de l'appartement du Roi,
grottes et fontaines, 121, 249, 255, 387, 493, 569, 570, 731, 1993, 1294, 1298.
horloge du château, 77, 115, 249, 260 ,359,387, 520, 745,806, 964, 1035, 1232, 1205.
horloge (Nouvelle), 75, 98.
hôpital (Nouvel), 79; 230:
= hôtel de la Surintendanice , 76.
——— hôtel du Maine, 74:
hôtels à l'entretien du Roi, 800;
jardin (Grand), 360.
jardin (Nouveau), 3, 72, 74,
jardin (Vieux), 387, 74h, 968,
jardin de la Chancellerie, 225.
jardin des canaux, 260, 387.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Saint-Germain (jardin de gazon à), 260, 361, 363, 387. 490, 520, 745, 964, 12993. — Voy. Parterres.
jardin de l’orangerie, 2326.
——— jeu de paume, 2938, 803, 923.
magasin, 805, 807, 1231,1244,
mail: 92, 74,9 77 79 226;
maisons occupées par les employés, mares de Poissy et d’Annemont
dans la forêt, 1034, 1931.
melonnières, 4035, 1232.
——— murs du petit et du grand pare, 225, 514, 520, 1032, 1036.
nouveau bâtiment, 8, 72-73,
-—— nouveau parc (Clôtures du), 42, 7h, 224, 225, 227, 861, 807, 808.
—— numérotage de 135 clefs du chà-
teau, 1033.
offices, 805.
offices de M"° pe Monrespan, 74,
orangerie, 75; 76, 77: 114, 227, 228, 249, 259,862, 387, 520, 963, 1036, 1232, 1233, 1293.
—— orgues, 462, 806, 1034.
——— parc (Grand et petit), 72, 73, 94,75, 178, 79; 1144, 145, 121, 2924, 225, 226, 227, 228, 229, 249,255, 260, 360, 361, 362, 387, Lo5, 517, 519, 744, 745, 963, 1025, 1086, 1231, 1232.
parc aux lièvres , 518.
parterre (Grand), 793, 114,149,
parterre à côté de la fontaine du château neuf,744, 964,.1293.
parterre au-dessous du château,
parterré aux gazons, 517.
parterre de M*° la Dauphine,
parterre devant les grottes: du château, 114:, 260, 387, 745, 964.
pavillon de l’Horloge , 358:
pavillon de la Reine, 73, 223, 358, b14, 519, 803.
pavillon de la Dauphine, 73;-
Saint-Germain, pavillon de la salle des ballets, 358.
pavillon du petit pont, 515.
——— pavilloi du Roi, 73, 223, 228, 514, 517.
pavillon en face du jeu de paume, 223, 919.
pavillon (Gros), 515, 802, 808.
——— pavillon (Petit), 802.
——— pavillons (Les cinq nouveaux) aux ailes du château, 5, 73, 132, 229, 223, 227, 299, 268, 357, 358, 859, 801, 806, 807, 921, 1230.
——— pavillons (Nouveaux) en face du chenil et de l’'abreuvoir, 292.
pépinière, 28, 29, 111, 230, 24h, 381, 451, 503, 9b1, 10923.
——— petit bois, 744, 963, 1293.
plants d'arbres, 206, 725, 795.
——— (Poids de), 230.
——— ponts des entrées, 357.
re porte de Carrière-sous- Poissy, 1232. $ |
-—— porte de Conflans-Sainte-Honorine, 1932.
porte de la Frette, 520.
——— porte de Poissy, 1281.
———— portes du pare, 362, 965, 970, 1293, 1298.
——— portes ét mur de la ville du côté de la forêt, 1032, 1033.
potager, 114, 249, 260, 293, 387, 7h4, 963’, 1293.
pressoir de la Capitainerie , 1032.
-—— prison, 513.
Religion (Maison de la), 115, 191, 250, 255, 2888, 745, 965, 1294:
-——- remises à gibier, 73, 1082.
-———— route de Bourbon, 598.
——— routes de la forêt, 78, 79, 229, 360:
rue de Lortaine,, 225.
rue de la Surintendance, 804.
-——— gacristie (Fontaine, cuvette el deux robinets pour la), 1035.
salle des ballets, 73, 223, 929,
surintendance,: 74, 115, 294,
- terrasse, 76, 225, 230, 362,
Saint-Germain, terrasse du pourtour du château, 799, 802, 806, 807.
terrasse (Grande), 1034.
——— théâtre de la salle de bal, 801.
——— loisé des ouvrages, 494.
tour de l’'Horloge, 359.
tripot, 115, 249, 260, 387, 745, 964, 1293.
(Val de), bâtiment et jardin, 75, (Val de), carrières, 74.
(Val de), château, 4, 82, 114,
- (Val de), espalier des muscats,
GE {Val de), glacière, 1230, 1233.
——— (Val de), jardin du pavillon, 115, 228, 249, 260, 745, 796, 964,
(Val de), machine, 75.
(Val de), pavillon, 1298.
Saint-Germain (Église et abbaye), à Paris. — Voy. Paris.
Saint-Germain-en-Laye (Ville de), 111, 113,126, 381, oh, 524, G4G, 735, 820, 948, 1016, 1048, 1093, 1925.
Saint-Hérem (Marquis be), capitaine du château de Fontainebleau, 122, 139, 235, 261, 372, 395, 512, 571, 745, 746, 830, 971, 1055, 1262, 1301.
Saint-Hippolyte (Paroisse), à Paris. — Voy. Paris.
Saint-Jean, soldat, 450.
soldat blessé, 738.
Voy. De La Vice.
Saint-Jean (La Chapelle-), 788.
Saint Jean, tab., 619, 661.
dans l'ile de Patmos, tab., 340.
dans le désert, tab., 773.
Saint Jérôme éveillé par un ange qui sonne la trompette, tab., 584, 663.
Saint Julien (Martyre de), tab., 1130.
Saint-Lazare (Ordre de), 583, 663,
Saint-Lazare ( Rétablissement de l'ordre de), méd,, 1192.
Sawr-Lécer (Abbé pe), 584.
soldat, 607.
Saint-Léger (Château de), 121, 240, 259, 393, 570, 732, 764, 970, 1192, 1298.
abreuvoir, 1152.
Saint-Léger, écuries, 764, 1159.
Sen lOlel: 1109:
glacière, 1280.
——— haras, 241, 701, 934, 1150.
Saint-Leu, 710, 948, 1975.
- (Figures en pierre de), 68, 315,
(Pierre de), 57, 67, 68, 204, Lal, 428, 438, 600, 654, 1090.
Saint-Louis, tab., 653, 1130.
- agonisant, tab., 1131.
—— (Communion de), 620.
Saint-Louis (Monastère royal de), à Poissy, 939.
(Jardin de l'abbaye de), 10925.
(Fête de la), 102, 937, 278, 538, 780, 1010, 1904.
Saint-Malo, 130, 1210.
Saint-Mars (Nicolas ne), prop., 36.
Sainr-Marrin (François), potier de terre,
———— employé, 1286.
- invalide. — Voy. Le Granp (Jean).
Saint-Martin (Pont de), 680, 1069.
Saint-Martin (La), 106.
(Chapitre de), à Liège. — Voy.
Liège.
Saint-Maur (Religieux de la Congrégation de), 377, 779.
Saint Michel, tab., 314, 587, 665.
Sainr-Micnec. — Voy. Ponrus.
Saint Nicolas, tab., 1131.
Saint-Nicolas (Église), à Maintenon,
Saint-Non, 487, 854.
(Remises près de), 935.
Saint-Omer, 722.
(Prise de), méd., 1192.
Saint-Ouen (Remises de), 94, 907, b35.
Saint Paul (Ravissement de), tab., 773.
Saint-Pierre (Abbaye de), 409.
SaiNT-Pouance (M°° pe), 226.
Saint-Prest (Canal de), à
Saint-Quentin (Étang de), 471, 675.860.
SaiNT-Remy (Charles Pocuer, dit), invalide, 689, 1278, 1288.
Saint-Roch (Paroisse), à Paris. — Voy.
Bailleau,
Paris. Saint Roch, tab., 1131.
SAINT-SAUVEUR , soldat, 451.
Saint-Thomas-du-Louvre ( Église) 274) Saint-Thomé (Îles), 236
ROT
SAINTARD, ouvrier blessé, 363.
——— (Simon), taillandier, 850.
Sainte Famille, tab., 581, 584, 661, 663, 665, 1130.
dans un paysage, tab., 589, 665.
—— el un pélerin, tab., 581, 661.
Sainte-Apolline (Bois de), 860.
Sainte Catherine, tab., 1130.
Sainte Geneviève, tab., 1130.
Sainte-Geneviève (MM. de), 44, kon, L8»2.
(Bibliothèque de), 404.
(Procureur de l’abbaye de), 1203.
Sainte Marguerite, tab., 598, 669.
SaiNTE-Manie (Veuve de), inspecteur des bâtiments, 724.
SALICON (Pierre), mat., 944, 1160.
Sas (Régiment de), 676,735, 937.
SALLÉ (Pierre), mat., 30, 188, 399,
Sallettes de gazon, 262, 396, 579, 747, 972, 1802.
SALMON, marchand, 459.
SALOMON (Jugement de), tab., 587, 664, Salpêtre pour battre la terre du mail, 2,25, 72,74, 175, 141, 179, 296.
Samaritaine (La), Lab., 874, 918.
Samaritaine (Arrèt du Conseil sur les bateaux de sel, de charbon et les 1avardières, qui empêchent les cours de l'eau au dessus de la), 1001, 1190.
——— (Bassin de la), 1166, 1177.
(Cadran de la), 1166, 1169,
—— (Carillon de la),774, 775, 776, 996, 1000, 1169, 1276.
(Figures et ornements de la),
——— (Pompe de la), 940, 561, 563, 719: 751, 758,759, 763, 771, 770, 978; 979, 981,982, 983,984 ,1001, 1003, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168.
SAMBLAN, voit., 563.
Samois (Eaux de), conduites à Fontainebleau, 826, 1052, 1260.
Samson (Aqueduc de), 959, 1267.
employé à la machine de Palfour,
entrepreneur, L14, Gog, 872, 928, 1146.
nattier, h7o.
(Jacques), sce., 136, 178.
——— (Veuve), prop., 44.
SamueL (Michel), couv. blessé, 738.
limousin, 1043.
Samyx , flamand , 927.
Sandal rouge (Bois de), 999.
SANDELAIN, prop., 155.
SANDRIER, charp., 981.
Sanson (Noel), carrier, 426.
(Remy), ter., 644.
receveur des consignations du Parlement de Paris, 667.
vitr., 324.
Sansoney , soldat, 6o7.
Sans-Soucyx. mineur blessé, 733.
SANTIER , sC., 617, 618, 890.
Saône. — Voy. Rhône.
Saphira anathématisée par saint Pierre, tab., 587, 664.
Sapin (Planches de), 639, 850.
Saprin (Claude), employé, 1073.
Sapt (Manufacture de drap de), 1209.
Sardonix, 856, 867, 914, 1096.
SARRABACE Ou SARRABAT, élève peintre, 9541, 1266.
Sarrasin (Terres semées en), 1052.
Sarre (Régiment de la), 683, 1078,
Sarrelouis, 383.
méd., 1015.
SaraBin (Charles), employé, 1286.
Satory (Allée de), 340, 346, 506, 1018, 1022.
(Aqueduc de) au Parc-aux-Cerfs,
à Versailles, 930-934, 1151.
(Aqueduc de) à Trappes, 924, 928, 1156.
(Aqueducs ou rigoles de la plaine de), 52, 53, 202, 204, 209, 292, 317, 330, 338, 339, 349, 300, 417, k20, 4a1, 457, 67a, 673, 697, 706, 136, 909, 935, 957, 960, 1186.
——— (Bois de), 701, 909.
——— (Carrière à), 742.
(Chemin de) au-dessus de la
pièce des Suisses, 1102.
(Clos de la Croix-Blanche à),
(Gôte de), 447, 877.
démolition des moulins, 864, 908, 959.
étangs, 343, h5o, 465, 635,
glacières, 343, 450, 465, 635,
hameau, 597, 1139, 1136, 1138.
ET TES es
TABLE ALPHABÉTIQUE
Satory (Hauteurs de), 36, 37, 38, 39, Lo, L4,4a, 43, 192, 295.
(Logement du s' pes CHATEAUx à),
magasin vieux, 939.
—— moulin neuf, 1159.
——— moulins, 46, 18, 50, 56, 63, 65, 66, 69, 92, 163, 164, 168, 180,182, 186,208, 319, 321, 345, 347, 350, 428, Log, 434, 455, AG, 467, 468, 471,588, 656, 657, 709, 710, 711, 714, 872, 896, 938, 939, 94o, 942, 1138, 1278.
pavillon des regards, 926.
(Plaine de), 51, 88, 133, 156,
puits des moulins, 657.
regards, 1148.
réservoirs, 305, 415, 637, 698, 909, 911, 1018, 1130.
tour, 657, 715.
SATURNE , stat., 63, 439.
(Satellites de), méd., 1015.
SAUGÉ (René), prop., 297.
SAULTON, prop., 41.
Saulx (Fagots de), 840.
Saumons d’étain. — Voy. Étain.
Saurer (Thomas), men., 80, 83, 94, 307, 370, 509, 827, 1051, 1096,
ou Soret, charp., 94, 240, 307, SAUROT, carrier, 705.
Saussaye, 1b4.
SauTon (Gilbert), mac., 64, 86, 133, 140, 141, 180, 276,280, 305, 316, 318, 329, 330, 413, 421, 475, 702,
Sauvace (Philippe), ter., 839, 841,
charp. blessé, 1254.
fondeur, 291, 292, 454.
marchand de paille, 656.
vannier, 457.
Savary (Nicolas), mat., 1160.
SAvERT (Pierre), prop., 154.
Saver (Pierre), jard., 1222.
Savoie, 781.
(Médaïllon du due de), 777.
(Plantes apportées de), 1019.
Savon noir, 1081, 1950.
Savonnerie (Manufacture de la), 3, 98- 100,133, 215-917, 235, 24h, 308,
353-356, 381, 493, 531-533, 719, 751,753, 766, 767, 768, 865, 916, 946, 951, 983, 984, 986, 1003, 1005, 1089. 1092, 1096, 1139, 1140, 1141, 1165, 1187, 1194, 1197, 1198, 1272. — Voy. Tabourets, tapis.
Savonnerie (Chapelle de la), 100,106, 24h, go, 721, 766, 951, 1005,
(Écluses de la), 1074.
——— (Horloge de la), 767.
Savonnière, 1078.
Scabellons d'argent, 272, 273, 379, ho2, Lo8, 483.
de marbre, 478, 500, 998.
SCARRON
Sceau d'Auguste, 464.
Sceaux, 29, 503, 536.
——— (Pépinière de), 53, 202.
——— (Planche de la coupole de la chapelle de), 249, 309.
Scaneiner (Daniel), historien, 578.
Scxowsorn | Baron), 669.
Sciage de marbres, 559, 958, 759.
Sauer, greffier de Marly, prop., 158.
Sculpteur blessé en travaillant à une statue, 1172.
Seaux (Fourniture de), 463, 806, 907, 1048, 1065, 1954.
Seaux d'argent, Ao2.
———— de cristal, 858, 869, 1088, 1091, 1097, 1142.
de cuir, 213, 458.
— de merrain, 1020, 4299.
d’osier pour le feu, 444, 457,
Sésasrien (le Père), Religieux carme,.
-——— l'Italien, échafaudeur blessé, 740.
SéBERT, p., 379, 491, 729, 950, 951,
Sedan, 555, 851, 1065, 1274.
(Chapiteaux et bases de l’église de),1173, 1175, 1185.
Sega (Mathieu), gondolier vénitien, 945, 1161.
SEepicor ou SÉbiLEAu, mathématicien, 101, 237, 238, 378, 040, 684, 689, 691. 783, 1013, 1078, 1077, 1209,
Séeurer ( Hôtel), à Paris. — Voy. Paris.
pe Samr-Brisson, seigneur de
Saint-Cyr, 788.
IMPRIMERIE NATIONALE
SBIGNELAY (Marquis pe). — Voy. Coz- BERT.
+ (Appartement de M. et M"° pr), à Versailles. — Voy. Versailles.
SBIGNELONGE, portier de l'Observatoire,
SeiLLEer (Jean), dit Moxpraisir, invalide, — Voy. SEurrer.
Seine, 51, 97, 153, 191, 290, 548,
—— (Aqueduc de décharge des eaux de la machine de), 923.
(Aqueducs de la machine de), 840, 918, 1249, 1253, 4276. — Voy. Marly (Aquedues),.
—— (Avant-bee de la machine de),
——— (Bâches du regard et des puisards de la machine de), 847, 849.
(Balanciers de la machine de), 285,286, 289, 520, 546, 554, 844, 845, 1062.
-——— (Canal de la rivière de), 7, 64,
— (Canal proche la machine de), 544,553, 555, 838, 830.
——— (Chaînes des chevalets de la ma-
. chine de), 1252.
——— (Chapelle de la machine de), 1249, 1251, 1254.
—— (Chaussée le long de la), 644.
——— (Chevalets des balanciers dela machine de), 285, 294, 5h44, 546, 547, 548, 549, 550,651, 55a, 554,555, 838, 839, 840, 844, 84h, 847, 849, 1059, 1060, 1359, 1384.
(Courbes des rouets de la machine de), 4065.
(Goursières de la machine de), 921, 1058.
——— (Cygnes de da). — Voy. Cygnes.
(Éeuries de la machine de), 848.
= (Élargissement du bras de la), 95, 97, 838, 839.
(Forges et fonderie de la machine de), 836,839, 841,848, 1057, 1060, 1064, 1065, 1949, 1251.
-7r (Glacière dela machinede), 1254.
——— (Grande digue de la rivière de), 283,285, 548, 644,545, 550,836, 837, 838, 848, 849, 920, 1085, 1249. — Voy. Digues.
Seine (Héritages enclavés dans la clôture de la machine de}, 850.
(Îles proche la machine), 346, 543, 544,545,548, 550,556, 836, 837, 839,841, 848, 849, 920, 1059, 1062, 1249, 1250.
——— machine de la Chaussée, 930,
——— (Machine de la rivière de), 47, 48, 70, 97,126, 131,132, 144-149, 472, 247, 218,219, 242, 267, 283- 292, 307, 328, 329, 383, Lo8, 451, 453, 454, k7k, 476, 480, 483, 543- 556,585, 588, 595, 664, 665,696, 697; 698, 719, 835-852, 853, 856, 861, 865, 912, 920, 929, 941, 948,
(Magasins delamachine de),84o, 8h2, 845, 846, 848, 853, 1057, 1059,1060 ,1061, 1065, 1081,1085, 1091, 1200, 1254, 1956.
(Maisons occupées par les employés de la machine de), 848, 1061, 4063.
(Moulins à chapelets de la machine de), 1060, 1061, 1063, 1254.
—— (Pavillons de la machinede), 289, 290, b44, 546, 551, 55a, 554, 839, 842,848, 850, 1061, 1251.
(Pompes de la rivière de}, 283, 286, 291, 343, 362, 546, 547, 548, 5h9; 554, 846, 850, 85a, 1064,
pompes venant de Liège, 288, 5Ao.
——— (Puisards de la machine de), 544, 545, 646, 551, 552, 553,554, 555, 696, 840, 84a, 843, 844,845,846, 848, 849, 850,852, 855, 912,919, 920 , 922, 1059, 1062, 1064, 1349, 1951, 1952, 1953.
——— puisard des sources, 544,550,552,
puits du réservoir à mi-côte, 835, 838, 839, 850, 1059, 1065.
réservoir à mi-côte, 551, 559, 554,556, 835, 836, 838,839, 840, 850, 1058, 1249.
(Roues de la machine de), 837, 839, 841,842, 849 ,850, 851,1065, 1954, 1953.
| ——— (Terrasse du pavillon de la ma-
| . ehine de), 839.
ROT
Seine (Tours de la machine de), 544, 550, 551, 835,836, 838, 8lo, 841, 843, 847, 851, 918, 923, 1057, 1058, 1059, 1061, 1095, 1940, 1249, 1251, 1253, 1254, 1255.
Serre (Ambroise), vitr., 770.
Selle (Le curé de), 191.
SELLIER (Jean), dit Monrpzaisir, invalide, 742, 960, 961.
—— (Nicolas), 1206, 1227.
(Nicolas), men. , 769.
SELLON (Claude), prop., 296.
SEMÉ (Claude), prop., 153.
SEMILLIARD , marchand de fer, 638.
Sénéonaz (Nicolas),:8° pe La Marre, offi- * cier d’invalides , 741.
Senef (Bataille de), méd., 4014, 1193.
Sénégal (Compagnie du), 4, 111, 198, 130,131, 233,234, 268, 269, 271, 379, 085, 664.
Senermont, 1285.
(Ghaussée de), 670.
SENONT, prop. , 45.
Serancolin, marbre, 348 , 631.
Sercy (Charles), garçon papetier, 1274.
Serfouettages, 511, 829, 1093.
Seringues de bois et de euivre pour arroser, 508.
SerwAGnac (Catherine DE), 123, 262, 396, 573, 747, 973, 1302.
Serpent d’airain (Le), tab., 272.
mac. , 1030,
SEroN, médecin des bâtiments. — Voy.
CERON.
Serre (Pierre), vitr., 770:
Serrures (Fourniture de), 205.
Sesto Mario, groupe, 439, 624. 990,
Severmont. — Voy. Senermont.
Seviw, faiseur d'instruments de mathématiques, 780.
p. et dessinat., 985.
ser., 377.
Sèvres, 202, 4b1, 559, 758, 759, 1000, 14098, 1151, 1488, 1295.
(Chaussée où chemin de), 280,
| ——— (Curé et marguilliers de), 534,
——— (Garenne de), 66.
——— (Patte d’oie du poné de), 752.
——— (Pont de), 752,793, 794,
Sévres (Port de), 211, 218, 345, &h9, 535, 561, 659, 1002.
Siam (Ambassadeurs de), méd., 1191, -——— (Missionnaires envoyés à), 870.
(Tapis envoyés au roi de), 1083,
——— (Verres de lunettes et miroirs envoyés à), 1187.
Srane (Jean), charp. liégeois, 148, 283, 287, 253, 1059.
SIBRAYQUE, SC., 1917.
Sidon, 939.
Siège de Douai, planche gravée d’après une tapisserie, 785.
Siège de Maestricht, tab., 1180.
Sièges pliants, 209.
SiëRe, voit., 778.
Sirrait, chaudronnier, 65.
Silence (Le), tab., 220, 300.
SILÈNE , stat., 1177.
SiLLon, men., 183.
SiLvAIN, p., 160.
Sivesrre (Israel), gr., 118, 259, 356, 390, 567, 729, 785, 968, 1296.
Simon (Antoine), maç., 1286.
(François), charp., 499, 502, 753, 1060.
(La femme de), charp., 758 —— (François), mac., #7, 60, 64, 95, 97: 98, 227, 289, 371, 443, 510, 511, 544, 669, 826, 923, ——— (Gabriel), manœuvre blessé, 64.
— (Jean), soldat blessé, 737.
-—— (Léger), dit La Neuvizze, invalide, 487, 741, 950.
—— (Robert), laboureur, 241.
horloger, 363.
——— (Dame), lingère, 1190.
= Ps a0l- ——— ser., 1134.
——— ter., 829, 1052, 1054,
SImMonneT (Georges),
ter., 1049.
Simples (Voyages pour chercher des),
SINCET, jard., 1031.
ser., 710, 926,
Sintzeim (Bataille de), méd., 1199.
SIRINX, stat., 992, 1181.
SLODTZ, 8C., 1189.
Société de l’histoire de l’art français, 102.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Socles de vases ou de statues, 425, L28, ha, 630, 631, 632, 890, 994, 997; 998 : 1116, 1184.
Socquer ( Veuve Martin), prop., 36.
Soie (Achat de), 100, 471, 477, 533, 751, 798, 765, 977, 1004, 1191, 1196.
aurore, 760, 1001.
plate, 1001.
Sorssons (Veuve), 38.
Soz ou Sozze (Antoine), mat., 322, 457,
Soraro (Carlo), marchand de marbres,
Sozu (Aymé), prop., 152.
Soumer (Veuve), ébéniste, 119, 173,
Soprre (Louis et Pierre De) , seigneurs de Louveciennes, prop., 155, 1087,
Sora (Jean-Baptiste), gondolier, 716, 945, 1160.
(Joseph), charp. vénitien, 608, 716, 945, 1160.
Sorer, men. — Voy. SAuRET.
(Marguerite), prop., 156.
Sorcer ou SoRLay, p., 653.
Sorreviize (M. DE), prop., 4o.
Soviez (Jean), dit Le BÉaRNAIS, cordonnier, 887.
Sousrizzart (Jacques), prop. , 38.
Soucnet (Pasquier), jard., 1261.
Soupron, 564.
Soudures, 33, 55, 57, 85, 86, 191, a04, 219, 327, 346, 44h, h6o, go, h5, 510, 533, 550, 633, 634, 636, 652,782, 802,817, 847, 886, 892, 1046, 1063, 1083, 1085, 1094, 1117; 1130, 1945, 1258.
Souer (Jean), tap., 356.
fermier, 1028:
Soufflets (Fourniture de), 288, 763.
Souzaiere (Henri), concierge du viéux château de Saint-Germain, 115, 227, 249, 260, 387,393, 570, 782, 745, 964, 970, 1298, 1298.
Souliers pour les matelôts du canal,
Soupapes, 32, 144, 148, 167, 186, 205, 218, 9233, 9289, 9287, 988, 345,318, 327, 343,348, 429, L29, L31, 432, 434, 446, 460, AGa , 464,
Soupapes (Réservoir des), 281,920.
Sowpzer (Catherine), prop., 41.
Sournis (Marquis De), 1256.
SourviLee, jard., 56.
Soxes, sc., 1183.
Spa, 547.
Spa (Georges ne). — Voy. n’Esba.
Spalmer les vaisseaux, 351.
Spée {cépée) de bois, A1.
Sphinx, à Versailles, 424, 496, A4.
SpinGoLa. — Voy. LEsPINGOLA.
Squelettes d'animaux disséqués, 311,
Statues de marbre, 234,370, 272,
315; 316, 335, 349, Lo8, 437-
kls, 463, 464, 483, hga, 558, 577, 578, 599. 660, 669, 759, 956, 987-996, 1083, 1140, 1172-
——— (Grattäges ou reprattements de), 438. — Voy. Restaurations.
(Transport de), 328, 560, 718, 153, 758, 765, 1002, 1140, 1188, 1973. — Voy. Louis XIV.
SreLLék , soldat suisse, 740.
Stockholm, 564, 1008, +119, 1199, 1193.
Srovr , colonel des Suisses, 460 ,539 ,719.
Strasbourg , 383.
et le Rhin, méd., 761.
(Prise de), méd., 1014, 1191.
Stuc (Ouvrages de), 138, 159, 172, 178, 181, 196, 197, 298, 314, 315, 317, 335, 4ho, 17a, 617,618, 819, 922.
Suatëm (Jean), charp., 836.
(Paul), charp. liégeois, 48, 145, 387, 726, 850.
——— (Renard), charp., 554.
(Renkim), charp. iégeois, 145, 387,485, 554, 796,730, 848, 918, 949, 950, 1268, 1269, 1270, 1974.
SuarD, comite dé la galère, dA5.
Suède (Cuivre de), 1248:
(Faune de la reine de), stat. —
Voy. Faune.
(Machine où balancier de), pour le monnayagé, 1003, 1165, 1166,
Suède (Rozette et monnaie de), 564, 718,719, 779; 976.
Suer ou SuEuR (Matthieu), comite des vaisseaux du canal, 944, 1059.
Sueur, ouvrier blessé, 738.
Suif et huile pour les vaisseaux, 350, 822, 887.
Tabago, méd., 1014.
Tabernacle sculpté, 904, 1072.
Tableaux, 98, 107, 133, 174, 903, 205, 209, 234, 300, 304, 558, 759» 772.
——— (Achat de), 272, 374, 436, 437, 592, 562, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 566, 087, 589, 592, 593, 996, 598, 615, 653, 661, 662,663,664,665, 667, 668, 669, 758, 759, 7792, 773, 889. 904, 985, 986, 1006, 1114, 1143, 1275.
(Couvertures de), 348.
——— (Nettoyage de), 436, k77, 615, 772. — Voy. Restauration de tableaux.
d'architecture, 12, 334.
d'enfants avec des vases de fleurs,
pour Marly, 1046.
de fleurs et fruits, 164, 177,
de paysages, 91.
pour les portes des appartements, 366, 367.
Tables apportées d'Italie, bordées de bronze doré, 888.
d’albâtre Montabuto, 988, 998, 1179, 1185. i
——— d’albâtre oriental, 577, 1083.
d'argent ciselé, supportées par
quatre enfants assis sur des dauphins,
ho6.
de marbre, 272, 348, 374,
de marqueterie, 350.
de marqueterie de pierres pré-
cieuses, 767.
de plomb, 450.
imprimées, 348.
Tablettes de maroquin, 458, 917: 1007,
Suisse, 777.
SuPLIGEAU ( André), ouvrier lué, 736.
SuRAULT, chaudronnier, 58.
SurBecx, major du régiment des Suisses,
SurBLED (Abraham), ter., 340, 418, 674, 676, 927.
Tabourets d'argent, 583, 593, 597; 662, 667, 669, 856, 86a, 865, 871, 874, 913, 917.
en tapisserie de la Savonnerie, 1089, 1092, 1096, 1139, 1140.
Tasoureur ou Tasoureux (Claude), mac., 752, 1163.
Tacxarr, jésuite, 579, 660.
Taffetas (Fourniture de), 1191.
Tarrarn (Robert), jard., 308, 371, 510, 829, 1052, 1054, 1259.
Taizcerer (Adrien), dit Laroresr, invalide, 742, 961.
Taer (Claude), portier de la porte du parc de Saint-Germain, 191, 255, 393 , 970, 732, 970, 1298.
Tarzzy, commis de la poste de Compiègne, 734, 789, 794, 956, 1098, 1152, 1214.
manœuvre, 465.
Tarurter (Adrien), mac. , 1233.
T'ALLEMANT (Abbé), écrivain, 102, 237, 539, 782, 1012, 1209.
TazuarD (Jean), dit Samr-Amour, invalide employé à l'atelier de Forcrav, 741, 959, 960, 961, 1285.
Tambours, 280.
de fer de fonte, 218, 287, 5ba, 853, 921.
de pierre, 97.
du carillon de la Samaritaine,
Tampons, 520.
de bois d’orme, 034.
de cuivre, 111, k7h, 819.
des puits, 350.
Taneuy, armurier, 03, 94, 119, 363.
TaiqQue (D), préposée aux manufactures de toiles, 246.
Tanwevor (Jean), men., 81, 84, 95, 96,182,183,214,240,375,529, 755.
Tante (Robert}, dit Sawr-Crum, invalide, 74a, 959.
ROI
| Suresne, 107, 246, 381, h98, 127/.
Susanne et les vieillards, tab., 56.
SUZANE (Thomas), prop., 40.
SuzEmOnT, fondeur. — Voy. pe Suzr- MONT.
Surarp et sa femme, prop., 153.
SWALEM. — Voy. SUALEM.
Tapis de la Savonnerie, 99, 216, 355.
590, 666, 767, 874, 916, 1083, 1084, 1089, 1092, 1139, 1140, 1167, 1186, 1187. — Voy. Savonnerie.
de pied pour le trône du Roi,
façon de Turquie, 308.
—— pour la grande galerie du Louvre, 767; 1083, 1084, 1092.
Tapisseries (Achat de), 84, 594, 596, 667, 668.
—— (Bordures de), 304, 560.
——— (Corrections de), 772.
de Beauvais, 132, 866, 916. —
Voy. Beauvais.
de broderie, 111, 204 304, , 172:
(Dessius de bordures de), 77,
des Gobelins. — Voy. DeLacroix, Gobelins, Jans, Lerevre, Mozin.
de basse lisse, 99, 216, 353, 354,539, 582,590, 666,766, 859, 915, 1004, 119.
— de haute lissé, 99, 215, 353, 356, 532, 662, 766, 865, 1003, 1004, 2194, 1195.
(Modèles de), 772, 773, 1169.
(Planches gravées d’après des),
pour M. le Chancelier faites à Beauvais, 866, 985, 986.
(Tableaux pour faire en), 436,
tendues pour la Fête-Dieu, 1002.
(Tringles à), 67, 188, 816.
Tarasara (Marc), gondolier, 716,949,
Tarane (Guillaume), maç., 428, Go3,
Tarnieu (Nicolas), marchand de cuivre,
Tarières ou cuillers . d'acier (Fourniture de), 555, 842, 845, 846, 1064.
Tasse (Rigole de la), 863.
Tasses d’agate, 584, 663, 868, 875.
d’agate de calcédoine, 858,
d'argent à café, 591.
de cristal, 869, 1097.
de girasol, 1089.
d’onyx garnies de vermeil, 666.
Taumn, sc. et fondeur, 999.
Taupes prises dans les chàteaux royaux, 66, 84, 111, 190, 210, 827, 349, 345, 372, 159, 636, 761, 892, 1000, 1119, 1188. — Voy. Lramns.
Taureau d’agate onyx, 856.
TaurrAc ou TAURIAT, Mac. , 170, 192.
Tausin (Jean), tonnelier, 907.
Tavernier l’ainé (Louis), ser., 18, 135, 163, 184, 195, 300, 332, L10, h3a, 463, 595, 611, 650, 692, 710, 711, 901, 1127, 1276.
le jeune, ser., 595, 611.
(Lucas), marchand de fer, 681.
(Veuve), men., 93, 299.
Taxe des pauvres, 1002.
Te Deum pour la guérison du Roi, méd.,
Teinture (Couleurs de), 477, 559, 561, 562, 766, 1195, 1196, 1197.
Telleville (Nillage de), 1094.
TéMÉRICOURT, prop., 45.
Temple de Mars, tab., 349.
Tendelets des vaisseaux du canal,
Tenor (Henri), prop., 36.
Tente d’hiver pour la galère, 888.
Termes, stat., 328, 425,437, 438,139, hh1, ha, 463, 557, 577, 608, 620, 621, 622, 623, 624,625, 626, 628, 988, 989» 990, 991: 992, 993 994; 995, 11+6, 4174, 1179, 1177; 1180, 1181, 1282, 1183, 118/.
Terre de Hollande, de porcelaine. — Voy. Hollande, Porcelaine.
de saule, 1222.
franche, 1024, 10906.
grasse, 1069, 1072.
- noire, 25, 524,525, 804, 809, 810, 813,823, 1038.
Termier (Héritiers de la veuve}, 109:
Terriers de lapins, 2380.
Terrines (Fourniture de), 847.
Terrots (Fourniture de), 258, 385.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Tesmoin (Catherine), blanchisseuse,
Tesnier (Valentin), couv., 82, 84, 95, 375, 529, 6o2, 833, 834, 1055, 1056, 1263, 1265.
Tessier (Jean), marchand de fer, 470, 655, 1263.
(Julien), voit., 812.
——— (Louis), men., 10, 79, 135, 176,299, 332, 348, h41, 431, 47h, 649, 900, 1127.
| TESTELIN, p., 314.
Tesru (Logement de l'abbé), au Palais- Royal, 7953, 754, 756, 981.
Testus (Fourniture de), sorte de pioches,
Terurier, ser., 309.
Texter, prop., 43.
(Veuve), prop., k1.
THazte, slat., 180.
Thau (Étang de), 129.
Taaumas (René), prop., 153.
Thébaide (Moutons de la). — Voy. Moutons.
Tagmisnius, orateur, 578, 1008.
Taerouin (Pierre), 868, 1089.
Tuaéry (Le Chevalier), 691, 705, 860, 861, 4214.
Taevenain, ter., 65, 189, 203, 419.
Tauvener (Étienne), prop., 534.
- (Jacques), prop., 534.
(Jean), chirurgien, 291, 555,
(Jean), ter., 468, 5o4, 505.
garde de la Prévôté de l'Hôtel,
ter., 4447.
Taevenn (Louis), dit Le Lorrain, invalide employé au gros mur, 958.
Tuévenor (Louis), mac., 1230.
(Pierre), mac. et ter., 22, 54 , 57,73,706, 86, 118, 151, 163,164, 204, 222, 252, 306, 330, 308, 391, 425, 513, 567, 642,729, 800, 923, 968, 1296.
garde de la Bibliothèque, 538, 541, 594, 778, 1008, 1084, 1140,
jard., 1003.
limousin, 1043.
Tuiance (Appartement de M pe), au Louvre. — Voy. Louvre.
| Taigauzr (Michel), jard. de Vincennes,
386, 478, 7hh, 794, 963, 1030,
Tuisaur (Jacques), préposé aux bâtiments de Chambord et de Blois, 376 Lo3, 724, 835, 1271.
ter., 330.
Tarsaux (Thomas), prop., 297.
TaiserT, notaire, AO1.
THIBLEMONT, 152.
Teigrriar ou TErRIaT, voit., 1129, 150, 345, 347, 560.
Trierry (Alexandre), facteur d'orgues, 462, 806, 907, 1035, 1133.
-—— (François), jard., 1240.
——— (Henri), jard., 28, 35, 54, 64, 66,71, 90, 111, 112, 150, 151, 165, 167, 168, 199, 201, 292, 801, 305, 338,344, 499, 449, 506,690, 790, 1018, 1219.
— (Nicolas), concierge du chenil
on de la ménagerie de Fontainebleau, 116,194, 246, 265, 382, 398, 496, 575, 739, 749, 918, 975, 1144,
— (Simon), ter., 702, 792, 986.
Thlaspis, fleurs, 1914, 1216:
THoMAIN, men., 1207.
Tuowas (Antoine), goujat blessé, 737.
(Lévnard), entrepreneur, 699,
copiste, 466, 777.
garçon fontainier, 1198.
men., 346, 14006.
THOMASSIN , p., 99, 216.
Taoué » intéressé dans la Compagnie des draps, 270, 379.
Taosnien (Gilbert), prop., 299.
Trou (Veuve Lambert), prop., 43.
(Marin), ter., 645.
TrouLouzain, ser. — Voy. La Vieux.
Tauizcaux (Barthélemy), prop. 43.
(Jean), prop., 43.
Vainé, prop., 45, 157.
ou Tauizzxau, jard., 208, 507.
Tauzuer (Marie), garde des meubles an Palais-Royal, 259, 386.
(Veuve), 70.
THUREAU, ser.; 111.
Taurer, horloger, 101, 119; 206, 293, 391, 568, 730, 968, 1169, 1164, 1167, 1204, 1297.
Thyms (Achat de), 207, 210.
Tigrce, voit., 837.
TIERCELIN, p., 160.
Ticer (Mathurin), charron, 81, 308, 828, 1054, 1962. Tiçou ou Trou (René), ser..
Tigre et d'ours (Combat de), groupe,
Tillots ou tilleuls (Plant de), 790, 793, 796, 1031, 1216, 1217, 1945.
Timbales et gerbes des fontaines de Versailles, 1118.
Timbres de métal, 819, 1044.
Timoczée (Histoire de), tab., 580, 661.
Tinrorer, p., 56».
Tiresaux (Jacques), paveur, 806.
Tirefonds (Fourniture de), 209, 885.
Tirez où Trizze (Pierre), paveur, 604, 638, 887, 895, 905, 910, 1136.
TrRow, fondeur, 1184.
Tisserann (Guillaume), vitr., 80, 83, 90, 116, 125, 241, 247, 265, 308, 397, 510, 573, 749, 828,964, 974, 1053, 1257, 1258, 1299, 1303.
(Marcel), voit., 737.
TirREVILLE (Charles), laboureur, 1941.
Tire (Frère), de Gallye, 151, 205, 343 460, 636.
Tirus (L'empereur), stat., 622.
TOGQuEVILLE, prop., 154, 1236, 1237.
Toiles à peindre, 806.
— cirées, 56, 66.
— (Fourniture de), 291, 369, 500,
(Manufactures de), 243, 9246, 380, 1083. — Voy. Normandie.
Toises (Doubles), 1070. a,
Toisés d'ouvrages, 59, 69, 158, 243, 244, 345, 362, k67, h94, 758, 807, 911, 919, 946, 947, 951, 955, 1001, 1047, 1055, 1074, 1267, 1271. — Voy. Arpentages.
ToLLÉ, voit., 134, 200.
Toma, men., 768.
Tombereaux (Achat de), 339, 1997.
Tongrry, marchand de méd., 1509.
Tonnerre (Manufacture de dentelles de), 919, 1219:
——— (Pierre de), 638.
Tonnes et tonneaux, 1234.
Topazes, 588.
Toquenor, ter, hho.
TOQUEVILLE. — Voy. TOGQUEVILLE.
Torchères pour Versailles, 139, 140.
Torcy (Marquis pe), 1256.
Torigny, près Caen, 1214.
Torse de marbre blanc, 577.
Tortue (Dessin de), 785.
Tortue (Île de la), 4.
Toscane (Grande-duchesse de), 163.
Toucuarn (Paul), jard., 51, 189, 700.
prop., 41.
Toucuer (Guillaume), paveur, 563.
TouLarb (Étienne), dit La Freur, invavalide, 741, 961, 1278.
(Étienne), dit Lonesors, invalide, 959, 1270.
Tourer (Jacques), concierge de la Surin-
tendance à Fontainebleau, 382, 399,
(Veuve), concierge à Fontainebleau, 105, 116, 125, 246, 265.
Toucmay, vidangeur, 1119.
Toulon, 269, 347, 457, 560, 561, 765, 19210, 1913.
(Jardin de fleurs à), 6, 110,
TouLovre (Nicolas), charp., 1035.
Tourourre (Veuve de), ouvrier tué,
Toulouse, 560, 718.
Toucouzain, ser. — Voy. La Veux.
Toupry, chaufournier, 1283.
Toupuyx, marchand, 693.
TouranGeau. — Voy. Marmimëre, Pi- CHON.
Tourer (Urbain), ter., 1059.
prop., 46.
7—— (Veuve), prop., 46.
Touri (Moulin de), près Chambord,
Tourillôns de fer, 546, 548, 844.
Tournai, ho3, k71, 778, 894, 957, 908, 1214.
7 (Siège de), tapisserie et planche :
gravée, 220.
Tournay (Guillaume), maître du coche de Sedan, 851, 1065, 1254.
Tourne-broche, 466.
Tourweronr (Le s° pe), botaniste, 562, 761, 781, 1011, 1198.
Tourneuve (Carrières de), 688.
Tournevize. — Voy. Le Maisrre.
Tourniquets et barrières, 18, 164.
de cuivre, 1946.
Tourozze, garde-meubles du Roi, 746, | 972, 1301.
prop., 535:
Tourox (Claude), paveur, 768, 1006,
Tours, 743, 1276.
(Archevêché de), 1222.
(Archevèque de), 1276.
Toussus, L87, 582.
(Rigoles de), 661, 926.
Touvenin (Louis), dit Le Lorrain, invalide, 742.
Traineau, 980, 1998.
TRancHanr, garçon plombier, 740.
TRANCHEMONTAGNE, soldat, 899, 1195.
Trappes, 88, 167, 329, 459, 469, 483, 487, 496, 698, 707, 709, 722, 786, 854, 946, 951, 1103 1156, 1913, 1219, 1267.
(Aqueduc de la queue de l'étang
de), 413, 414.
(Aquedues et rigoles de), 401, 337, 338, 339, 340, 413, 416. haa, L71, 673, 674, 676, 860.
——— (Bois de), 66, 90, 192, 200, 315, 416, La, 490.
(Bois dit la Garenne de), 854.
(Chemin de Versailles à), 704,
(Clôture du parc entre Les Clayes
et), 494.
(Guré de), 45.
——— (Église de), 45:
(Étangs de), 44, 45, 48, 49,
210, 311, 380, 338, 339, 340, 417, h18, 419, Lao, 451, 439, 587, 664, 672-677, 701, 709, 854, 860, 925, 926, 928,935, 1155, 1156.
——— (Masse de), 429.
—— (Paroisse de), 44.
(Pavillons des regards et des
gardes-rigoles de), 204, 675, 926,
(Remises à gibier de), 29, 150,
——— (Routes de), 53, 54.
—— (Seigneurie de), 45.
Travers (Antoine), tuteur, 159.
Traver, employé, 688.
Tréuer (Gaspard), jard. ; 09, 216, 354, 532, 766, 1004, 1196.
Trémor ou Tréau (Martin), maç. ou ter., 414, Lao, 447, k48 , 646, 658, 700, 701, 700, 898, 1104, 1194,
Tréaou (Charles), employé, 689 , 1078,
Tréou (Charles), ter., 497, 678, 862, |
Treillis, 349, 710, 1190.
—— de fer aux croisées, 65.
—— de fil de laiton, 192.
Tremblay (Puits du), 58.
Caemer, sergent de grenadiers, 663,
Trencaenr (Jean), men., 842.
Tréteaux de fer ou de bois, 289, 350, 527, 844, 883, 918, 1107.
Trevan (Joseph), mat., 944, 1160.
Tréve (Médaille de la), 764, 785.
Trévoux ( Dictionnaire de), 153,284 ,286, 288, 290, 559, 560, 563, 608,634, 64o, 692, 763, 839. 844,844, 894, 902, 906, 944, 1042, 1020, 1406,
Trianon, 37, 93, 67, 471, 187, 345, |
appartements , 1185, 1486.
aqueducs et conduiles des eaux, La ,200 , 205, 932, 997.
avenues, 1218, 1925, 1226.
basse-cour, 466.
—— bassins et cascades, 142, 202, 211, 267, 279, 292, 306, 314, 316, 318, 34, 343, 3hh, 346, 606, 615, 638, 921, 1106, 1120,
berceaux d’orangers, 608, 881, 882, 1107, 1109. — Voy. Orangerie.
——— chapelle, 616.
—— châssis de fleurs, 1108, 11410. —_- chaussée de l’allée, 161, 198.
1199. — Voy.
chemins, 1117, Avenues.
——— (Dépenses de), 141-142, 184,199, akh, 279-280, 300, 332, 34h, 347, 384, 431, 436, 437, 602, 608, 610,
——— glacières, 450, 635, 895, 1121.
—— jardin (Nouveau), 54.
-———— jardins en rampe, 879.
—— jardins et foftaines, Ag, 141,
- (François), de Saint-Omer, 722. |
TABLE ALPHABÉTIQUE
300 , 307, 315, 316,320, 3l4, 342, 343, 344, 346, LL8, A5k, 455, 508, 719,718, 892, 894, 895,940, | gh1,1019, 1030, 1091, 1023, 1099,
Trianon, magasins, 343.
moulins, 17, do, 63, 163, 186,
| 304, 320, 321, 347, 348, A55, Gl1, 651, 656, 657, 709, 711, | 7ah.
-——— orangerie ou couvert des orangers, 16, 47, 144, 164, 280, 304, 343, 346,475, 476, k79, 49h, L95, 611, 895, 1108, 1110, 1191, 1222,
—— pavillon pour couvrir les oran-
| _gers, 280, 312, 349, 940.
— peintures, 819.
— pépinière, 877, 879, 880, 883, 894, 1100,1101, 4103,1104,4108, 1109, 1119, 1121, 1274.
——— pompe, 347, 348.
——— pont pour descendre dans le réservoir, 882.
——— rampes vers le canal, 640.
___— réservoirs, 8, 32, 56, 58, 86, 141, 165, 199 ; 301, 320, 344, 153, 454, 601, 605,635, 706, 710, 713, 863, 877; 878, 882, 893, 895, 909; gh1, 959, 960, 4400, 1158.
sablière, 701.
sculpture en bois pour les appar-
tements, 1173, 1474, 1179, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183.
——— serre des grands orangers en palissade, 427, 429, h3o, 470, 603, 610, 637, 712, 796, 883, 1020, 1109, 1121, 1197.
———— terrasses, 16, 17, 61.
vases des cascades, 309, 310.
___— yases des combles, 1114, 1118.
Trisour, ter., 338, 417.
Trsuor, facteur d'orgues, 1133.
Tricaneau (Antoine), jard., 29h, 384, h93, 504, 794, 796, 1017, 4018, 1094, 1219, 1290 , 4229.
| Tricor (Claude), mag., 752,978, 1164,
charp., 775.
jai
Tricot (Manufactures de), 246. — Voy.
Bas.
Trivor, inspecteur, 187, 497. 946.
Trizue ou TRILLE, Men., 1005, 1198.
Tringles de bois pour treillages, 883.
de cuivre doré pour faire tenir les glaces des croisées , 139 , 217; 349.
463, 466, 468, Gag.
——— de fer, 18, 32, 612, 985.
de tapisseries. — Voy. Tapisseries.
dorées, 208,911. 320,345,435, 1119, 1103.
Trinité (Religieux de la). — Voy. Fontainebleau.
Trinquarr ou Trinquer (François), vitr., 183, 529, 602, 833, 1056, 1264,
Triomphe de la Mer ( Le), tab., 577,660.
Test (Vincent), dit LEsPéRANGE, invalide, 741, 960 , 961.
Tripiers ou trépieds, 433, 1140.
Triquer, marchand de bois, 680.
Triquoises (Fourniture de), 559.
TRITEVILLE, ter., 1039.
Tritons fondus en bronze pour la Pyramide , 774: 779-
et chevaux (Groupe de), 473.
——— et Nymphes (Vases ornés de), 317.
TROCHET, carrier, 10950.
Trocnon, cordier, 62, 65.
Trorspame, marchand de soies, 3955.
Tromperie (La), stat., 438, 623, 989.
Trône du Roi (Modèles du), 1172.
Tronson (Dame), prop., 154.
Trophées de plomb et de bronze, 138, 181, 1178.
pour Versailles, 14, 437, 181,
Trossy (Carrières de), 114.
(Pierres de), 206, 41 15.
Tor , jard., 240.
Trou (Henri), faïencier, 342.
——— (Héritiers de Mathurin}, prop., 10814. à
Trou (Territoire de), 854.
Trou-d’Enfer, 1236, 1938, 1239.
(Avenues du), 817.
(Étang du), 414, 415, ha3, 452, 525,725, 808, 811, 814, 815, 1037, 1089; 1040, 1041, 10h49, 1233, 1236, 1237, 1240.
——w{ Ferme du), 293 , 1039.
—— (Grille du), 1237.
(Plants du), 305.
—— (Routes du), 1239.
(Troupeau du), 859, 1085.
Troux (Maurice), manœuvre blessé, 61.
Trou-Sallé (Aquedues et étang de), AO
179, 281, 340, 413, 416, &17, Lo, 196, 581, 661, 670, 671, 726, 923, 924, 959, 960, 1153, 1154.
——— (Chaussée de), 928, 924, 1153,
Troussi (Jean) invalide employéäl'aqueduc de Carton, 959.
Trouvin (Michel), charron, 404.
TrucEau (Jean), dit La Garpe, invalide, 7h.
Trumez (Antoine), jard., 49, 104, 944, 381, 489, 1087, 11441.
—— (Laurent), jard., 455, 719, 940,
Trurry (Pierre), jard., 1019.
“lubéreuses, 928, 345, 560, 1026,
Tue (Jean-Baptiste), dit Bapnisre, se., 11, 19, 14, 15, 16, 30, 25, 60, 118, 136, 138, 165, 172, 178,180, 190; 197, 206, 252, 279, 315, 336, 390, 438, 567, 618, 623, 729, 890, 968, 989, 1172, 1173, 1296.
Tuileries (Château des), 83, 190, 162, 214, 240, 359, 498-601, 559, 719, 791: 709, 757, 970, 978, 979; 983, 984, 1081, 1167, 1168, 1298.
——— allée du Mail, 385.
——— allée des marronniers d'Inde, 113 À 248,258, 385,743, 962, 1292.
ailée du milieu, 258, 385.
allée des müriers, 258, 385.
allée d'ormes, 385.
allée de traverse plantée en buis,
amphithéâtre, 258, 385.
appartement du s° LE Nosrre, 499, 752.
Ureesct (Alexandre). —Voy. ALEXANDRE.
Usirr£, tailleur d'habits, 888.
Tuileries, arbres, 39, 1183, 246, 257, 725:
avenues, 37, 105, 119, 151, 165, 293, 802, 381, h93, 498, 506, 725, 791, 793, 798, 952, 1019, 1029, 1029, 1990 ; 1921, 1971,1972.
bassin de l’orangerie, 758, 1163.
bassin octogone (Grand), 80, 353, 501, 1003, 1190.
bassin rond, 561, 1190.
bassins, 997.
boulingrin, 258, 386.
conduites des bassins, 1003.
corps de garde français, 116,
corps de garde suisse, 761, 116.
demi-lune, 257, 208, 385.
espalier de jasmin d'Espagne, 258, 385,743.
étang, 385.
fer à cheval, 113, 248, 258.
gages d'officiers, 113, 247-948, 257-259, 384-386, 493, 743-74h, 962-963, 1292.
glacières, 79, 1188.
jardin, 4110, 113, 174, 9248, 347, 385, 759, 962, 982, 997, 1028.
jardin à fleurs, 743, 962, 1292.
labyrinthe, 258, 385.
manège, 963, 1292.
(Modèle du pont des), 565.
nouveau cours, 156.
orangerie, 80, 113, 170, 248, 258, 353, 385, 386, 499,743, 75, 794, 795, 962, 982, 1026, 129».
palissades en jasmin d’Espagne, 113, 248, 962, 1292.
parc, 258, 385.
parterre (grand), 1299
parterre en broderie, 385, 743.
parterre en gazon ,385,743 ,962,
parterres, 113, 248, 257, 208, 384, 385,743, 960.
Ucrrez. — Voy. HurTreLe.
UranE, stat., 44o, 625, 992, 1184.
Trou-d’Enfer (Plaine du), 855, 1236,
Tuileries, plant d'arbres, 951, 1274, 1292, 1298.
rondeau , 257, 385.
salle des Comédies, 113, 248, 743, 962, 1292.
—— salle des machines, 257, 384.
terrasse (Grande) du côté de la rivière, 385, 757, 764.
terrasses, 763.
Tulipes (Achat de), 1216.
bosuelles , printanières, etc. 1025 à 1026, 1216. Turenne (Maréchal ne), 481.
Toner. — Voy. Taurer.
Turin, 777.
Turon (Jean), ter., 1042.
Turrnx (Henri), employé, 519, 808.
Turquie (Tapis façon de). — Voy. Tapis.
(Voyages en), 113.
Turquoises, 588.
Tuyaux coudés, 921.
d’aune, 1063.
de bois, 846.
de cuivre, 228, 320, 460 , 761, de grès, 287, 59, 453, 697.
de plomb et de fer, Ts 8% 34,83; 59, 82, 89, 98, 144, 148, 158, 167, 171, 182, 184, 187, 203, 205, 209; 210, 217-219, 267, 282, 287, 290, 291, 2992, 301, 303, 306, 314, 320, 327, 348, 359, 415, 418, 406, 433,434, 448, 4hg, 453, 455, h57, 458, h74, 476, 479,518, 590, 5a3, 527, 550, 553, 563, 586, 600, 602, 608, 634, 635, 685, 692, 695-697, 701, 705, 706, 710, 760, 799, 802, 804, 820, 821, 829, 872, 882, 918, 919; 922, 929, 931, 933, 938, 941, 952, 956, 1070, 1071, 1076, 1089, 1098, 1103, 1104, 1111, 1146, 1148,1149,1150-1151, 1158 ,1971, de terre, 635.
Ursine (Parc d'), 12925.
Usseau”(Dräp d’), 939.
Vasoy, receveur général de l'archevèché de Paris, 598, 669.
Vacrarp (Veuve) ou La VAcHaRDE, ter.,
Vacné (Antoine), scieur de bois, 769.
Vacrer (Compagnie de), 1040.
Varzranr (Guillaume), ser., 289, 548,
——— ébéniste, 465.
employé aux réparations de Gallye, 725, 948.
marchand de curiosités, 481, 494, 537, 559, 770.
sc., 1184.
Lo5,
Vaisseaux de verre pour ia chimie, 108, 320 , 903, 1197.
Val (Étang du), 416.
Val-de-Grâce (Ouvrages et réparations du), 5, 119, 158, 170, 174, 215,
Vazée, ouvrier, 471.
Vazens, maître de forges en Normandie,
VALENTIN, ser., 898, 1091, 1297.
Val Joyeux, 487, 93.
Vazrée (Guillaume), ser., 18, 194,195,
——— (Louis), meunier, 50, 186, 321, 455,709, 714, 942.
——— (Nicolas), ter., 31,1 33, 14, 158,281, 301, 340, 420, 448, 673, 676, 690, 706, 899, 922, 924.
-——— (Olivier), voit., 191.
= marchand, 564, 854.
ouvrier, 1073.
——— payeur, 929.
Vaceran (Thomas), ser., 18, 26, 58, 86, 135, 164, 176, 179, 199, 209, 279, 300, 302, 310, 3321304411, 432, 595, 611, 612, 650, 651, 681, 692, 883, 884, 901, 921, 1110, 1198, 1149
Vazcon, marchand de chevaux, 679.
Vazois, historien, 101, 238.
Vacory, briquetier, 691.
Varuarn (Jean-François), dit Sainr- Amour, invalide. — Voy. TaLvarp.
Valvin (Port de), 560, 563, 706, 1225.
Van CLëve (Corneille), sc., 11, 137,140,
COMPTES DES BÂTIMENTS, — Il.
TABLE ALPHABÉTIQUE
VanpeLce (Antoine),
limousin blessé,
Van per Huzsr, marchand potier, 1021, 1066, 1080, 1999 , 1983.
Van per MeuLen (Adam-Frans), p., 8, 110,134, 235, Lo2, Log, 481, 483, 529, 773; 853, 911; 989, 990, 1083, 1139, 1180.
(Logement de) aux Gobelins, 502.
Vanpivour, orfèvre, 1113.
Van Dyor (Antoine), p., 586, 664.
VanxerpricKE, Charp., 687, 690, 711, 722, 1078, 1079.
Vannes (Clous de), 844, 840.
(Fourniture et racommodage de),
282,349, 554, 555, 6lo, 672,674,
——— (Moellon jeté derrière les), 921.
(Vis pour lever les), 849.
Vannier, ter., 316, 339.
Van Ogsraz (Girard), sc., 11, 137, 172, 178, 197; 367.
VanteLAY (Pierre), ter., 419, 420.
Vanves (Orangerie du s° CLenx à),1023.
VarDow, pépiniériste, 789.
Varennes, intéressé en la manufacture des draps, 401.
Varës, garde de la Bibliothèque, 538.
Varienon (Jacques), maç., 9318. 330, La7, Lho, ka, L89.
Varin (Jean), gr. en méd., 542.
(Héritiers de Jean), gr., 270,
(Nicolas), jard. à Fontainebleau, 105, 115,194, 240, 246, 247, 263, 370, 381, 397, 489, 496, 574, 722, 739, 737: 199: 747; 880, 918, 908, 965, 974, 1096, 1143, 1144, 1261, 1300, 1303.
(Nicolas), maç.,82, 84,94 ,18a, 240, 307, 371, 509, 826, 1000, 1093, 1299.
fondeur, 468,
—— mathématicien, 378.
—— sc, 4k1, 626, 627,.993, 994,
Varisse où Varice (Dominique), ramoneur, 23, 62, 68,76, 81, 119,162, 213,914,993,903, 316,825, 344, 372, 391, 457, 475, 501, 526, 568, 6ho, 730, 968, 1134, 1246, 1263,
-——— (Pierre), ramoneur, 559, 657, 657, 760, 822, 831, 1000, 1039, 1047, 1119.
892, go, Varlets pour la machine de Seine, 1060, Varneau, compagnon fontainier, 1158.
VarQuIN, charp., 740.
Vases d'agate, de jade, de jaspe et autres matières précieuses, 4oh, 4o5, Lo8, 481, 482, 483, 577, 582, 584, 585, 987, 988,589, 994, 595, 598, 599, 660 , 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 778, 858, 860, 861, 867, 868, 869, 875,914 ,915,917, 1089, 1096, 1097, 1140, 11414, 1200,
-——— d'argent, Los.
——— d'argent pour mettre des orangers, Lo6, 408, 482, 483, 586, 587, 664,
de bois, 197.
de bronze, 55,59,89,218,277, 278, 314, 315,327, 626, 993.
de cristal, 406, 4o8, 82, 183, 585, 591, 998, 666,858, 859, 860, 867, 868, 914, 915, 1087, 1088,
de cuivre, 142, 175, 208, 279, 307, 310, 344, 1118.
——— de faïence , 27, 150, 171.
de grenat, 917.
——— d'héliotrope garni d’or, 666.
de marbre, 317, 319, 335, 336, L37, 438, hlo, Ll1, 616, 617, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,628, 654, 891, 987; 988, 989, 990, 991, 992, 993; 994, 998, 1172, 1173, 1179,1170,1177;1178,1179,1181, 1182, 1183.
de pierre, 54, 57, 180, 204,
——— de pierre d'étoile, 1087.
——— de plâtre, 318, 1115.
——— de plomb, 458, 526, 1178.
——— de porphyre, 1083.
IMPRIMERIE NATIONALE
Vases de prime d’émeraude. — Voy.
Émeraude.
pour Versailles. — Voy. Versailles (Vases).
VassauLr, cloutier, 47.
VarTEBAUT, vannier, 54.
Varez (Antoine), paveur, 119, 253, 290, 391.
(François), paveur, 848.
—— (dit Remy), invalide, 488, 741, 999, 961.
Vaupan (M. D), ingénieur, 6go.
Vaugerr, marchand de couleurs, 300.
Vauboyen, 578.
Vaucamus, ter., 420.
Vaucresson, 36, 283, 329, 414, 459, 483, 195, 722, 786, 951, 1098.
(Étang de), 5, 33, 34, 87,159,
(Fontaine de), A6.
VauDin, prop., 46.
Vaupry, plombier, 169, 563.
ter. 59:
Vauhallan, 340, 577.
Vauzrier, charp., 52.
Vaurien (Nicolas), ter., 1239.
Vaurier (Jaeques), jard., 50, 187, 321, hgo.
employé, 688.
Vaurren, jard., 27.
Vaurrin (Barbe), portière des Gobelins,
ou Vaurrain (Henri), ser., 313, 500, 502, 796, 768.
Vauvré (De), intendant de la marine, 561, 769.
Vaux (Comte nr), 463.
Vaux-le-Vicomte, 328, 463.
VayxemserG (Jean), employé à Villiers-le- Chateau, 1078.
Vazé ou Vaze, marchand de plomb, 278,
prop., 297.
Veaze, fondeur, 760.
Vépor, VEDEAu ou VEyDEAU, men., 411, L31, 521, 648, 801, 816, 900, 1086, 1109, 1127, 1165.
Vercrer ou VeLrer (Jacques), men., 177, 194,223, 358, 515, 769, 900, 919; 1006, 1109.
Veracr ou Vecaï (André), gondolier vénitien, 716, 945, 1160, 11641.
Velizy, 152, 4o1, 452.
——— (Chemin de Versailles à), 655.
Velizy (Hôtel-Dieu de), 174.
Velours (Fournitures de), 461, 467,750, 914, 977; 1191, 1203.
Venvoœuvre (M°° DE), prop., 788.
Vexoôue (Duc ne), 137, 666, 668.
(Démolition et ouvrages de l'hôtel de), 592, 598, 666, 668, 669, 725, 792, 753,754 ,755, 757, 762, 763,764, 860, 861, 866, 873, 949; 955, 957; 962, 977, 978, 981, 982, 1001, 1002, 1003, 1087, 1088, 1090, 1166, 1168, 1173, 1265.
(Dessin des bâtiments de la place
de), 1014, 1272.
(Jardin potager de hôtel de),
(Place royale de l'hôtel de), 977,
(Plan général de l'hôtel de), 1016.
——— (Portes de l'hôtel de), 1167.
——— (Statue de l'hôtel de), 622,754, 776, 978, 981, 999, 1163, 1165, 1176, 1181, 1189, 1190.
VENIER, sc., 278, 476, 478.
Venise, 558, 579, 608, 660, 710,716, 778; 4a4t4. a4ta,
——— (Broeart de), 579, 660.
—— (Glaces de), 4o8, 579, 778.
866, 916, 1088, 1262. — Voy.
Glaces de miroir, Miroirs.
(Laque de), 888.
(Velours de), 467.
Vénitiens (Matelots). — Voy. Gondoliers.
Ventellerie de la machine de Seine,
Ventouses, 1038, 1106.
VÉncs, stat., 599, 669, 1187.
groupe, 267.
——— à la coquille, stat., 335, 437,735, 987. — Voy. Nymphe « la coquille.
aux belles fesses où Cailipyge, stat., 439, 625, 956, 991.
couchée ayant un Cupidon auprès d'elle, agate, 1008.
d'Arles, slat., hg2, 738.
de Médicis, stat., 335, 437, ho, 620, 626, 987, 993, 1175.
de Richelieu, stat., 626, 993,
honteuse, stat., Gao, 957.
et Aponis, groupe, 619.
—7— (Amours d’Adonis et de), tab.,
Vénus et Mans, agale. — Voy. Mars.
(Naissance de), stal., 617.
Vsor, ser., 87.
Vervais (Louis), entrepreneur, 699.
VeroeneuiL (Nicolas), ter., 678, 1068,
Vernier (François), p., 14, 106, 107, 216, 246, 355, 491, 533, 723,767, 951, 986, 1005, 1196, 1271.
(Nicolas), prop., 39, 4o.
Verdures et paysages, tapisseries, 139,
Verer (Veuve Jean), piätrière, 814, 823 , 1037, 1234, 1240.
Veret ou Veretz (Ghàteau de), en Touraine, 743, 796, 1222, 1276.
Vergelé (Ouvrages de), 424, 635, 878,
VerGer (Jacques), dit La Viocerre, invalide, 742.
Verges de vitres, 180.
Verin ou Verrin, sorte de machine pour élever les fardeaux, 841, 851.
Verius (Le Père), jésuite, 583, 662, 855, 870,913, 1201.
Vermawoois (Comte DE), 130.
(Hôtel de), à Versailles. — Voy.
Versailles.
(Tombe du duc ne), 760.
Vermeil doré (Garnitures de vases en),
VERNANSAL , p., 1169.
Venner, employé aux bâtiments, 1989,
Verneux (Duc DE), 559.
(Duchesse DE), 1095, 1143,
jardinier, 25, 363.
Verneuil (Château de), 1095, 1143, 1214, 1993, 192b, 1276.
Vernon, 504, 709, 1025, 1226, 1927,
(Glos), 402, 480.
Veron (Jacques), prop., 372.
Venonèse (Paul), p., 562, 582, 662,
Véroniques doubles, 1214, 1216.
Verpizce, employé, 689.
Venrer (Marguerite), 289, 369.
Verrière (Buisson ou terroir de), 42, 4h, 67, 153, 200, 271, 283, 297.
—— (Routes de), 1135,
(Triomphe de) et de l'Amour, tab., |
Verres de cristal, 860, 869.
de lunettes pour l'Observatoire,
Verroux à ressort, 629.
dorés, 1112.
Versailles, 54, 64, 65, 104, 105, 106, 114, 119, 161, 177, 228, 266, 287, 383, H18, h29, h92, 558, 559, 561, 563, 576, 578, 592, 593, 598, 606, 635, 638, 666, 698, 753, 758, 763, 778, 806, 821, 830, 859, 881, 907, 919, 985,999:1000,1002,1023,1051, 1053, 1064, 1072, 1151, 1165, 1171, 1175, 1178, 1180, 1183, 1183, 1187, 12195, 1992, 1293, 1224, 1296, 1262, 1275, 1291.
Dépenses du château, 1-3, 9-67, 85, 265-267, 273-303, Log-h71, 557, 601-659, 695-718, 722,798, 875- 023, 946, 1030, 10314 1099; 1101, 1213.
Versailles (CuÂTEau) :
Aile (Grande), 9, 17,55, 89, 126, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 158,169, 172, 174, 176, 177: 178, 179, 180, 181, 189,
185, 191, 193, 194, 195, 196, 306, 208, 209, 210, 217, 242, 299, 300, 301, 303, 309; 310, Sa1s 24941040, 13813 897 340!
3hh, 413, h23, hok, hka5, 439, hhh, h73, 473, k74, Goo, 632, Gha-659, 737: 738, 739 740,
— (Fourrières sous la grande), 302. :
— (Offices adossés à la grande),
-— (Pavillon de la grande), 901, 902, 909, 1128, 1129.
— (Réservoirs du bout de la grande), 896, 898, 899, 901, 908, 1102, 1109, 1112, 1129, 1101, 1267.
— du petit château, 423.
— nouvelle, 899, 1125.
Amortissements de cuivre du comble, 33,53, 55, 60, 163.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Appartement bas, 317.
— du duc p’Aumowr, 176.
— des bains, 19, 179, 317, 318, 335, 348, Go3, 613,
—— du maréchal ne BeczeronDs, 390,
— du cardinal ne Bouizon, 442.
— du capitaine des gardes, 17,
— du prince et de la princesse DE ConTt, 172, 179, 197; 300, 349, 1108, 1109, 1111, 1118, 1115,
— du Dauphin, 91, 98, 125, 133, 136, 178, 180, 190, 217; 303, 313, 345, 396, 331, 344.
— du Dauphin : cabinet, 316, 319, 326, 332, 334, 335, 348, 349, 350, 351, 434, ho, 466, Lo, 615, 616, 618, 629, 632, 876, 885, 890, 894,911, 1095, 1113, 1117: 1191; 4299, 1139, 1186.
— du Dauphin : cabinet des bijoux,
— de la Dauphine, 136, 178, 209, 315, 350, 436, 615, 632,
— de la Dauphine : estrade de la chambre, 892, 1117.
— de Monseigneur le Duc, 185, 303, 310.
— des filles d'honneur de la Dauphine, 894.
— du s' Fizer, 391.
— de la princesse D’HarcouRT, 332, k7h.
— de M"° Le Grano, 304.
— de M. Le PELETIER, 012.
— de M"° pe LuxEmBourG, 1101.
— de Madame, 172.
— de Mademoiselle, 180, 194.
—— du duc pu Maine, 891.
— de M"° pe Manrenon, 164, 174, 178, 180, 194, 196, 331, 334, 335, 351, 435, ha, 475, 616,
— de M"° px Monrespan, 165, 196,
— de la Reine, 19, 181, 194, 266, 314, 460, 630.
— de la Reine : cabinet de la Reine,
— de la Reine :
chambre, 62, 475.
AA
Appartement de la Reine : estrade de la chambre, 342.
— dela Reine : oratoires, 193, 106, 239, 304, 809:
— de la Reine : orgue, 63.
— de la Reine : salon, 20, 21, 65.
— de la Reine : salon des Gardes,
— du prince pe La Rocne-sur-Yon,
== du Roi:43,1498490.) 214 93, 165, 168, 1:73, 196, 314, 317, 319, 326, 33h, 335, 34e, 347, 351, 429, 430, 437, Ub1, 460, ho, 609, 616, 629, 680, 1112, 1414. 1140741447:
— du Roi (Les deux antichambres de 1), 431, 436, 443, 615, 619, 620, 888, 889, 890, 987, 11738.
— du Roi (Tribune de lantichambre du grand), 1186.
— du Roi : armoires des garde-robes,
— du Roi : cabinets, 17, 19, 20, 166, 204, 335, hho, 469, 594, 617, 618, 619, 774, 892.
— du Roi : bureau du cabinet, 461, 629, 761, 786.
— du Roi : lit de repos du cabinet,
— du Roi :
— du Roi: chambre, 5, 7, 15, 61, 6a, 341.
— du Roi : balustrade d'argent de la chambre. — Voy. Balustrade.
— du Roi :
— du Roi :
— du Roi : orgues et clavecin dans
la chambre, 461.
— du Roi : chambre du 439, 4ho, 466, 468, 994.
= du Roi (Galerie du petit), 63», 774, 889, 1015.
— du Roi : garde-robe, 432.
— du Roi :
pièce, 61.
— du Roi : petit cabinet où se mel la
orgue dans le cabinet,
estrade de la chambre,
chambre bleue, 786.
billard,
peinture de la première
chaise percée, 204.
— du Roi : petit salon, 629.
— du Roi (Plancher des quatre grandes pièces du grand), 472.
— du Roi : portes, 20, 310, 629.
Versailles (CuÂreau) :
Appartement du Roi (Nouveau petit), 609, 610, 629.
— du marquis el de la marquise pe SEIGNELAY, 185, 205, 1109.
— de la grande duchesse de Toscane, |
— du duc DE VENDÔME, 137.
— du prince De VERMaNDoIS, 172.
— Voy. ci-dessous : Hôtel de Vermandois (Versailles, Ville).
Appartements (Grands el petits) 162, 180, 218, 436, 617, 629, 888, 1108. — Voy. Chambres.
Attiques du château, 17, 166, 178,
Avant-cour, 201, 207, 299, 641, 880,
— (Aïe: de Ÿ), 177, 180, 2909.
— (Aqueduc de l), 163.
— (Clôture de l), 184.
— (Grille de l’), 305.
— (Les deux fontaines de l’), 172, 196, 310.
— (Mur de terrasse de l'), 426, 643.
— (Pavé del’), 85,173, 905, 1117.
— (Pavillons de’), 16, 19, 20, 57, 58, 6o, 63, 86, 186, 307, 471. |
— (Piédestaux de l), 169, 305 |
— (Rampes de l), 646.
Balcons du château, 173, 178, 473, | |
Bâtiment adossé à la grande aile, 302, | — des inspecteurs, 658. | Bureaux des bâtiments, 351, 465. | Cabinet des bains, 8, 15, 20, 58, 6», | 63, 144, 161, 203, 204.
— des bijoux, 181, 332, 334, 344, | 786, 977. | — des curiosilés, 184, 193, 195, | 196, 197, 805, 307, 315, 317; | 318, 331, 334, 335, 405, Lo6, | Log, 430, 433, 433, 435, 458, 459, 460, 466, 476, L77, 478, 81, 483, 483, 494, hg7, 537, | 544, 594, 616, 620, 664, 667, | 856, 863, 916, 993, 977; 999; — des curiosités (Grand bureau du), avec têles et ornements de bronze, | 625, 627, 756, 774. |
— des curiosités de Monseigneur, | 461. |
Cabinet des médailles, 377, 404, 458, 163, 465, 467, 537, 538, 750, 776; 777; 778, 861, 862, 865, 874, 914, 915, 917, 954, 1007, 1008, 1143, 1192, 1201, 1203,
— des médailles (Les douze meubles en marqueterie du), 774.
— des raretés, 334, 335, 437, 459, h61, 475, 636.
— des Termes, 431, 433, h39, AG8.
— du Conseil, 433, 439, 44o, 463, 466. — Voy. Chambre du Conseil.
— du Roi (Tableaux du), 60, 111, 212, 316, 334, 616, 627, 734, 775, 774, 920.
Cabinets de la Renommée, 435.
Cadrans du château, 165.
Carré des offices, 125, 133, 265, 273.
Carrière pour la course de bagues, kh7, h51.
Chaires à précher, 303,304 ,331,334, 335, 439, 475, 478, 68.
Chambre bleue, 999.
— des bains, 96, 176, 203, 335, L75.
— des bains (Alcôve de la), 319.
— des pages, 22.
— du Conseïl, 465, 710.
Chancellerie, 56, 192,194, 302,332, 336, 425, 445, 450, 457, 476, 646, 647, 659, 896, g00, 1193, 1497, 4198, 1129, 1184.
— (Jardin de la), 713, 798, 1030, 1916, 1972.
Chapel'e, 5, 8, 15, 16, 17; 49, 29, 61, 62, 64, 174, 175, 177, 179, 193, 197, 209, 213, 399, 331, 139, 893.
— (Croix de fer de la), 184, 21.
— (Masques aux claveaux des portes et croisées de la), 473.
— (Pavé de marbre de Ia), 21, 175.
— de la grande écurie, 55, 302, 306.
— des petites écuries, 172, 465.
— de la Reine, 174, 176.
— (Nouvelle), 17, 20, 60, 163, 176: 196, 219, 245.
Chenïil, 175, 181, 199, 193, 194, 199, 196, 199, 307, 209, 274, 299, 301, 304, 308, 310, 329 :
h19, 425, 439, 430, 431, 439, 434, 435, 44h, 445, hh7, 448, Lg, 468, 470, 4h95, Go8, 643,
Chenil (Écuries du), 319, 329, 334, 332, 333, 435, 168, G4a, 659, 656, 906.
— (Parterre du), 897, 906, 4029.
— (Portes de fer du}, 651.
— (Salon et vestibule du), 198.
— (Terrasse du), 897.
Combles du château (Dorure et ornements des), 334, 335, La.
Commun du Roy, de la Reine, de Monseigneur et de M°*° a Dauphine, 199, 133, 265, 266, 273-276.
— (Grand), 15, 191, 194, 195, 273, 274, 275, 276, 308, 345, 347, 350, 351, log, 410, 439, 451, 452, 461, 466, 468, k73, k74, 476, LT L95, 586, 608, 642, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 664, 706, 133, 734, 896, 897, 899, 900, 901, 903, 906, 907, 1192, 11923, 1197, 1198, 1199, 1130, 1134,
— (Chapelle du grand), 654, 1134,
— (Horloge du grand), 464, 656,
Corps de garde français, 171, 330, 337, 473, 897, 1124.
— suisse, 330, 472, 1108. — Voy.
Avant-cour (pavillons de l').
Cour allant à la Bouche du Roi, 337.
— des offices, 195, 205.
— pavée de marbre, 21.
— (Petite), 196, 423, 4a4.
Cours, 2, 16, 20, 65, 174, 198, 319,453 , 473, 997. — Voy. Avantcour.
Couverture du château en planches de Cuivre, 1119, 1129.
Dessins des bâtiments, jardins et avenues, 63, 245, 1274.
Dessus de porte en bas-relief de métal, 192. 5
Écurie adossée à l'hôtel de Chevreuse,
— des chevaux infirmes, 58.
— (Grande), 8, 19, 22, 23, 54, 59, 57, og, Go, 62, 87, 88, 89; 94, 161, 162,168, 174, 208
Versailles (CaÂrrAv) :
910, 212, 213, 214, 302, 303, 319, 324-3825, 332, 342, 347, hi, 495, 450, 457, 474, 75, h79, 650, 652, 657, 896, 898, 899: go0, 901, 903, 905, 906, 907 ; 1149, 1197, 1128, 1129, 1134, 1187, 1278.
Écurie (Ailes de la grande), 473.
— (Cour de la grande), 898.
—— (Grille de la grande), 301.
— (Manège de la grande), 329, 331, 338, 341, 645, Gh7, 648, Go.
— (Puits de la grande), 425, 433.
— (Petite), 8, 19, 21, 22, 54, 564,56: :57n 645::62; 65, 86, 90, 91, 93,94, 97,151,163,164, 174, 196, 203, 204, 207, 208, 299, 301, 308, 305, 306, 307, 314, 316, 319, 329, 380, 339,
34h, 348, 350, 351, Lal, h25, 427, 430, hk7, 448, 4, 460, 475, k79, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 652, 656, 657, 898, 899, 900, 903, 906, 907, 1130, 1134, 1148, 1273.
— (Aïle de la petite), 473.
— (Dôme de la petite), 298.
— (Fronton de la petite), 654.
de la petite), 898,
— (Manège
— proche l'orangerie, 331.
— servant de magasin pour les chaises roulantes , 606.
Écuries de la Dauphine, 319, 350, 900, 907, 1127; 1128, 1273.
— des gardes du corps, 16, 17, 58, 65, 91, 177: 184, 192; 194, 198, 200, 208, 298, 299, 349, 1148.
— de M" pe MainTEnow, 642.
— de Mademoiselle, 426.
— (Nouvelles), derrière les petites, 347, ha7, 130, L31, 434, ho,
643, 647, 648, Ghg, 650, 652, |
— de la pompe, 56, 174, 330, 337, 472. — de la Reine, 192, 319, 1198.
— du Roi,58,92, 163,199 ,219.
_— de la Surintendance, 428, 647, Escalier (Grand) ou Escalier du Roi,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Escalier (Dessus de porte du grand),
— (Fontaine du grand), 20, 60, 197; 210.
—— (Planche représentant le grand), 219; 396, 922.
— (Vestibule du grand), 198.
— (Petit) de M De Matnrenon, 630, 635.
-— de Monseigneur, 331, 335, A71, L73, 922.
_—— de la Reine, 1, 19, 54, 164, 172, 179, 178; 196, 198, 423, Lah, Laë.
— de la Reine (Niche de l), 197.
— de la Reine (Les quatre portes de fer de l'), 158, 174, 196.
— de la Reine (Tableaux de l’escalier), 174:
— de la Reine (Vases el pilastres dé l)#84b:
Escaliers, 55, 172, 179, 181.
— du grand Commun, 649,
Explication des tableaux de la galerie,
Façade du côté du parterre d’eau , 158.
Gages d'officiers, 191, 256,267, 393- 894, 454-457,570, 712-718, 732, 941-962, 970, 1157-1161, 1298-
Galerie basse du fond de la demilune, 55.
— d'eau, 16, 20, 62,92, 606, 630.
— (Grande), 2, 13, 14, 196, 138, 139, 164, 165, 168, 178, 180, 181, 266, 272, 276, 277, 294, 302, 306, 311, 349, 374, Loi, L30, 431, 4la, 443, 459, 460, 463, h7o, 480, hgo, 593, 599, 602, Gog, 612, 615, 616, Ga9, 630, 634, 667, 923, 988.
— (Broderies des meubles de Ja grande), 762, 772; 985.
— (Chauffage de la grande), 632.
— (Dessin de la grande), 74o.
— (Peintures de la grande), 436, 461, 883.
— (Rideaux de la grande), 461, L77, 790.
— (Salons des bouts de la grande) ou salons de la Reine et du Roi, 13,
Galerie (Bas-reliefs du salon de la grande), 138, 438.
— (Plafonds des salons de la grande),
— (Trophées de plomb et d’étain dans la grande). — Voy. ci-dessous Trophées.
— (Nouvelle), 615, 870, 889.
_— (Peintures de la nouvelle), 911.
— (Petite), 617, 882, 889, 999, 1111, 1113.
— du Roi, 643, 654.
Garde-meuble, 32, 65.
Garde-robe du château, 17.
Globes, 337.
Grilles du château, 301, 303, 305.
_— de la cour du château, 332.
— de fer, 194.: 477.180: :109, 196,425, 482, 1411, 1129.
— de la petite écurie, 308.
Voy. Versailles : Pare, etc.
Horloges, 304, 636. — Voy. Commun (Grand).
Lieux communs des corps de garde.
Logement de M. ne CHÂTEAUNEUF, 18, 89, 298.
— de Dupuis, 498.
— des officiers des gardes du corps, 193, 194.
— des soldats, 430, 439.
Lucarnes du château, 208, 210, L71.
— (Ornements sculptés des combles et), 309, 617.
Magasin des bonnes terres, 1222.
— des démolitions, 17, 52, 180, 192, 193; 699, 709, 730. 908, 947, 969, 1135, 1267.
— des illuminations, 142.
Magasins, 425, 430, Lh31, 439, 433, 163, 608; 611, 614, 632, 635; 64o, 649, 650, 651, 657, 659, 805, 882, 901, 902, 908, 938, 953, 997: 999: 1090; 1193, 1197, 1198, 1142, 1151, 1175, 1179, 1244, 1248, 1254.
— (Bâtiment derrière les),643, 651, 653, 659.
Manège, 22, 86,208, 213, 807, 898.
LE (Écuries du), 319, 332, 336, 348, 350, 478.
Versailles (CrÂreau) :
Manège. — Voy. Écurie (Manège de la grande et de la petite).
Offices, 18, 61, 62, 89, 195, 198, 299: 303, 1117.
— de M. Ponrewrs, 1190.
Petit château, 429, 430, 431, 438,
ho, 4Go.
Pierres à uriner dansles galeries hautes el basses de la grande aïle, 444.
Plafonds des appartements, 19, 203, 435,
Salle de Ja Charité, 1, 23.
— des Comédies, 175, 298, 303.
— du Conseil, 19, 20, 56, 63. — Voy. Chambre du Conseil.
— des gardes, Alo, 443.
— des gardes de la Dauphine, 6o.
— des gardes de la Reine, 90, 162,179, 180.
Salon à côté de la chapelle, 175, 198.
— (Grand) de la grande aile, 178,
— du Roi au bout de la grande galerie, 164, 177, 382.
Surintendance, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 03, 04, 56, 57, 59, 6o, 65, 66, 121, 170,193, 194,195, 196, 198, 201, 210, 256, 276, 304, 306, 314, 319, 342, 351, 393, 394, 434, Ll7, 475, 476, k77, 570, 612, 69, 732, 877, 970, 1913, 1298.
— (Chapelle de la), 491, 721, 953,
— (Escalier de la), 195, 470.
— (Logement derrière la), 652.
— (Oratoire de la), 301.
Tribune, 197.
Trophées pour la grande aile, 178, 301, 309, 310:
Trophées de bronze pour le cabinet du Roi, 335.
— de la grande galerie, 138, 139, 277, 303, 311.
— des deux salons de la Renommée,
— en sculpture sur les cintres des croisées , 10, 55, 91,94, 137, 158.
Versailles (Parcs, Eaux Er Fonraines) :
Allée à côté de l’Arc de triomphe, 895.
— de Bacchus, 447.
Allée des cascades, 1184.
— de la Chancellerie, 909.
— de Choisy, 931, 1133, 1147.
— de la Colonnade, 604.
— de la croisée du canal vers Trianon, 880.
— du Dragon, 67, 303, 317, 337, 438, ll.
— d'eau, 92, 196, 441, 443, 615,
— de la galerie d’eau, 18.
— de Ïa Grotte, 317.
— du jeu de longue paume, 337, 605, 637, 880, 884.
— du Mail, 341, L92.
— de la pompe, 605.
— de la Pyramide, 332, 444, 446, 604, 626, 1181, 1185.
— des tilleux, 316, 337.
— en terrasse le long de l’appartement des bains, 348.
— haute, 280.
— haute de la pièce des Suisses,
— plantée d’épicéas, 150, 341.
— royale, 27, 28, 425, 580, 1113, 1120, 1186.
— Saint-Antoine, 54, 61, 86, 448, 1117. — Voy. Saint-Antoine.
Allées, 51, 54, 59, 66, 168, 185, 199, 200, 201, 320, 340, 448, 455, 456, 506, 6o4, 712, 879, 940, 1018, 1022, 1157, 1238,
— autour de la pièce d’eau, 341,
— d’Apollon, 176, 198, 218, 316,
Aqueduc amenant les eaux de la machine sur la butte de Montboron, 905, 910, 932, 1136, 1146.
— amenant les eaux de Saclay, 1135.
— entre la butte de Picardie et la butte de Monthoron, 703, 704, 929; 1130, 1191.
— du grand Commun, 898.
— de la place Dauphine à la paroisse, 469.
— de décharge de celui qui conduit l'eau de la machine de Seine à la butte de Montboron, 934, 1146, 1151, à
— de la fontaine, 673, 676, 677.
— de la petite écurie, 306.
RO
Aqueduc de Forgeau au Pare-aux- Cerfs, 909.
— entre les Graissets et la butte de Montboron, 947.
— du moulin de retour, 318, 339.
— du gros mur, 1 149.
— du petit parc, 91, 280.
— de la rue Dauphine, 909.
— de Satory au Parc-aux-Cerfs, 930-934,
— du Vieux-Versaïlles, 643, 896.
Aqueducs des environs de Versailles, 245, 413-423. h27, 669-679, 673, 707; 737: 895, 912, 1099:
— sous le pavillon de Monsieur, 898.
Arbre du Marais, 169, 190, 196.
Arc de triomphe du petit pare, 8, 25, 56, 57, 58, 59, 164, 175, 190, 199, 204, 301, 443, Lg, 877.
— (Bancs de marbre de T), 179,
— (Fontaines del), 267, 279.
— (Guéridons de 1’), 311.
Avenue en face da château, où grande avenue, 396, 337, 338, 339, 3h41, 116, 419, A5a, G44, 645, 646, 897, 898, 931, 1029, 1023, 1103, 1124, 1125, 1149, 1218,
— de Paris, 210.
— de Roquancourt, 590. — Voy.
Roquancourt.
— de Saint-Antoine à Marly, 1525.
— de Saint-Cloud, 1133.
— de Saint-Germain. — Voy. Saint- Germain.
Avenues, 28, 36, 37, 89, lo, 52, 57, 80, 150, 168, 191, 199, 200, 267, 294, 295, 303, 304, 306, 316, 317, 341, 344, 348, 445, h5o, 454, h6o, 461, 504, 505, 007, 084, Glh, 657, 710, 790, 797; 960, 1017, 1018, 1019, 1099, 1024, 1029, 1030, 1148, 1919, 1217, 1218, 1919, 1990, 1224, 1995, 1926, 1266.
Bains d’Apollon, 498.
— (Bassin des), 606.
— (Cabinet des), 616, 617, 886, 891, 1107.
— (Glaçons pour les), 629, 890, 11159.
— (Groupes des), 603, 619.
PP RTE SES EEE
PT ER
soi eagE
Versailles ( Parcs, Eaux et Fontaines) :
Bains d’Apollon (Plafond des), 435.
— (Terrasse dun groupe des), 891.
Bancs de pierre de liais du petit parc, 19, 59, 64, 89, 90, 108.
Barrières des avenues, 647.
Bassin d’Apollon, », 16, 26, 66, 209, 603, 6oh, 606, 631, 881, 1103, 1191.
— de la cour du château, 355.
— des lézards, 1102.
-— dela Nappe. — Voy. Fontaine de la Nappe.
— des parterres, 631, 639.
_— de Thétis, 621, 622, 623, 624, 636, 628, 988, 995, 1180, 1184.
— des Trois-Fontaines, 207.
— de Vénus, 621, 624, 625, 626, 627, 628, 098, 995, 1182,
Bassins de marbre des cabinets du pare, ha.
— des Couronnes (Les deux), 605, 606, 617, 619, 631, 890, 997:
— devant le château, 452, 1116!
— de l'allée du Dragon, 16, 443.
— Voy. Fontaine du Dragon.
— de l'allée de la Pyramide, 443,
Bois des Sources, 190.
Bosquet d’Encelade, 605, 606.
Canal, 3, 29-31, 49,110, 131, 189, | 190, 202, 907; 234, 207, 279, | 390, 392, ho, 455, 456-457, | 466, 481, 580, Go3, Goh, Go7, |
610, 611, 612, 635, 638, 661, _ 698, 708, 712, 740. 7AOn! 717:
— (Aquedue et fontaine de la dé- |
charge du), 217, 292, 307; 320, SU5+ “ho:
— (Aqueduc pour écouler les eaux
de l'étang dans le), 877.
— (Barque des Dunkerquois ou Dunkerquoise du), 611, 618, 883, 890, 1115.
— (Barque verte du), 618.
__ (Galère du), 618, 634,635, 639, | 6ho, 641, 654, 885, 886, 887, |
TABLE ALPHABÉTIQUE
Canal (Balustrades du vaissean et de la galère du), 884.
— (Galère du) : tente, 640.
— (Galioles du), 300, 639, 641, 942, 943, 1199.
— (Gondoles du), 19, 66, 316, 159, 618, 637, 710, 890, 1113.
— (Grande gondole du), 893, 1119.
— (Jaks du), 890.
— (Magasins du), 957.
— (Pièce du) près la Ménagerie, 27, 1103, 1104.
— (Grande pièce du), 1100, 1103.
— (Pontons du), 184, 863, 882, 883, 893.
— (Radeau pour creuser le), 639.
— (Rampes du bout du) vers Trianon, 53, 65.
— (Vaisseau de M. ne LanGeron sur le), 6og, 636, 638, 639, 64o, 641, ho, 883, 886, 887, 888, 889,
. — (Vaisseaux et bâtiments du), 60, 65,460, 479: 177 1187» 204, 208, 211, 228, 300, 316, 319, 335, 343, 345, 351, 430, 439, 456, 457, 458, 459, 466, 608, 609, 618, 619, 637, 638, 639, Glo, 641, 718, 719, 799, 765, 891, 822, 825, 8892, 883, 887, 888, 890, 893, 939, 1106, 1109, 1110, 1118, 1119, 1190, 1192, 1159, 1246, 1273, 1274.
— (Vaisseaux du) : affüts pour Îles canons, 219, 884, 887.
— (Vaisseaux du) : canons, 988,
— (Vaisseaux du) : glaces, 894.
— (Vaisseaux du) : pavillons , flammes ;
el cornettes, 717.
— (Vaisseaux du) : sculptures, 618, 619, 1119.
Cascades, 649, 1133.
— derrière le chène vert, 654, 658. — Voy. Marais (Chêne vert).
— (Modèles de), 655, 906, 1274.
Château d’eau,,1129, 1150.
Chaussée allant à l'étang, 1125.
— devant la grande aile, 11382.
Chemin de Saint-Cyr à Versailles, 895,
Chemin de Salory, au-dessus de la pièce des Suisses, 1102, 1103.
Chevaux marins, 219.
Colonnade, 604, 620, 877, 879, 880, 885, 891, 893, 999, 997:
— (Arcades et pièces de guillochis pour la). — Voy. Guillochis.
— (Bas-reliefs de la), 987, 989, 990 ; 991: 992, 1172, 1174, 1176, 1178,1179, 1181.
— (Bassins de la), 988, 989: 992, 093, 994, 11476, 1178, 1179, 1181, 1184, 1186.
— (Chapiteaux pour la), 621, 622, 623, 624, 625, 636, 627, 698, 987; 989; 990 991, 992: 998:
— (Chemin de la), 638.
— (Couduites de la), 879.
— (Goulettes de la), 878.
— (Marches de la), 878.
-— (Masques pour la), 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 987, 988, 989; 990; 991; 992; 992.
— (Pieds de bassin pour la), 989.
— (Treillages de la),878,883,884,
— (Vases pour la), 621, 622, 693, 694, 625, 626, 628 987, 988, 989: 990 991; 992: 993, 994;
— des Sources, 604, 620, 631.
Condaites, 21, 57, 99, 98, 199; 330, 339, 164, 637, 698, 9ho, 9656, 1128, 1191.
Cour des matelots, 825, 877.
Eaux bonnes à boire, 2, 31, 32, 38, 52, 65, 86, 103, 105, 158, 192, 243, 299, 303, 317, 336, 841, 383, h1h, L51, Gh1, 699, 721, 723, 909, 928, 929, 955, 1278.
— (Conduites des), 348, 414, h60, 928, 929, 953, 1123, 1135, 1138, 1145.
— conduites dans les places de 1x ville, 1145.
Écurie (Grande) du parc, 701.
Encelade. — Voy. Bosquet.
Versailles (Parcs, Eaux £r Fonraines) :
Entrelenement des statues du pare,
Escaliers dans le parc, 607.
Ésope (Machine des fables d’), 64.
Étangs du grand parc, 1137.
Faisanderies ‘(Les cinq) du grand parc, 415, 698, 700, 703, 708, 790: 795, 797; 799, 933, 1031, 12921.
Fer à cheval proche Latone, 439, 789.
Ferme, 193, 299, 330.
Figuerie, 1179.
Fontaine d’Apollon. — Voy. ci-dessus Bains d’Apollon, Bassin d’Apollon.
— de l'Arc de triomphe. — Voy. cidessus Arc de triomphe.
— de Bacchus, 63,204, 428, 606, 619, 879.
— du cabinet à droite du Sphinx, L26.
— de Cérès, 904, 445, 458, 6o4, 606, 631, 891, 998.
— du Dragon, 446, 603.
— du Dragon (Groupes d'enfants autour de la), 139.
— de la pièce au-dessous du Dragon, 2, 29, 26, 126, 139, 140, 150, 161, 200, 202, 205, 208, 9218, 266, 277, 278, 304, 446, 450, 476, 477, 478, 479, 919.
—. de Flore, 20, 204, 426, 443.
— de la France triomphante, 25, 190, 206, 279, 629.
— de la Girandole, 158, 165, 190, 202, 604, 891.
— de la Gloire, 25, 190, 197, 279.
— du grand escalier. — Voy. ci-dessus Escalier (Grand ).
— de Latone, 319, 495, L73, 881, 997; 1098, 1099, 1102, 1104, 1105, 1106, 1121, 1276.
— de Latone (Rampes de la), 880, 883, 884.
— de Latone (Figures des rampes de
la), 891.
— de Latone (Grenouilles en plomb pour la), 1116.
— de la Nappe, 615, 630.
— de la Pyramide. — Voy. Pyramide.
— de la Renommée, 63, 316. 347,
— de la Renommée (Consoles de la),
Fontaine de la Renommée (Modèle de la figure de la), 20.
—- de la Renommée (Pavillon de ia),
— de rocailles, 635,
— de la Salle du bal, 196, 139, 140,267, 279.
— de Saturne, 904, 443, 458.
— des Sources, 17, 53, 151, 168, 169, 179, 180, 185, 192, 197, 199; 207, ah, ho, kk1, La, 443, 446, h7a, 495, 496, 6o1, 606, 919.
— des Sources (Carré de la), 445.
— des Sources (Colonnade de la), L43.
-— de la Vicloire, 92, 190.
Fontaines (Entretenement et ornements des), 49, 5o, 59, 89, 185, 186, 187,196 ,205, 211,218, 292, 313, 330, 399, 335, 345, 433, 437, 455, 458, 46o, 476, 492, 6341, 633, 634, 695, 696, 697, 712, 713, 884, 885, 886, 892, 893, 929,941, 1410, 1111, 1142 ,1445, 1417, 1418, 4450, 1158, 41509.
— des Quatre Saisons, 889.
— (Nouvelles), 1104, 1119, 1117,
Girandole, — Voy. Fontaine de la Girandole.
Glacières, 201, 203, 205, 329, 349, koh, Log, 450, 46o, 47o, 603, 635, 636, 657, 893, 1103, 1108, 1190, 1194, — Il y avait neuf glacières à Versailles. Voy. col.
— au-dessus du potager, 895, 1191.
— de la Ménagerie, 641, 895, 11921.
— du Parc-aux-Cerfs, 1146, 1148.
Grille. d'Apollon , 899.
— de Gallye, 1219.
— du parterre à fleurs, 197.
— du potager, 133.
— proche Neptune, 640.
—— Voy. Versailles: Château ; Ménagerie ; Oranperie; Potager.
Grilles du parc, 18, 55, 58, 200, 448, 700, 710, 734, 940.
— sous le mur duparc, 926, 938.
Grotte, 5,15, 53, 66, 91, 172, 192, 199, 203, 447, 606, 619, 637,
— (Démolition de la), 496.
ROI
Grol'e (Grilles de la), 196.
— (Orgues de la), 462.
— (Passage de la cour à la), 473.
— (Réservoir derrière la), 206, 211, 342,475.
— (Réservoir nouveau vis-à-vis la),
— (Salon vers la), 196.
Groupe de Abondance, 165.
Île Royale, 1, 20, 24, 25, 33,53, 66, 126, 139, 168, 175, 203, 209, 218, 266, 277, 278.
— (Bassins de plomb del’), 208, 218.
— (Cascade de la chaussée de T),,
— (Réservoir de l'), 171, 200.
— (Tablettes del), 205.
— Voy. Pièce de l'Île Royale.
Jardin des Trésoriers, 643.
Jeu de paume, 86, 92, 337.
Labyrinthe, 605, 613, 617, 631, 880, 1101, 1121, 1129, 1185.
— (Arbres du), 504.
— (Figures pour le), 207, 472.
— (Fontaines du), 635.
æ (Réservoir du), 350, 446.
Logement des fontainiers, 184, 896, 930 , 932, 933, 1129.
— des matelots et gondoliers, 426, ha9, 430, 431, 601, Gog, 610, Gho, 887, 893, 1016, 19141.
— des ouvriers et jardiniers, 426, k7o, 581, 608, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 661,
— des Suisses des portes du parc, 698, 700, 877, 933, 934, 959, 1146.
Mail, 2, 25, 196, 141, 174, 179, 180, 184, 185, 338, 346, 4l6, 456, 479, 713, 941, 1158.
— (Allée du bout du), 201.
— (Contre-allée du), 416.
— (Nouveau), 86.
Maison du potager, 276.
— du Suisse, 316, 1126.
Marais, 327, 346, 445, 461.
— (Arbre du), 469, 637,
— (Bassin au-dessus du), 630.
— (Bosquet du), 451, 605.
— (Buflets du), 435, 477, 997.
— (Gabinet au-dessus du), 424, 103.
petit
Versailles (Parcs, Eaux Er FONTAINES) :
Marais (Chène vert du), 634, 653.
— (Corbeilles dorées du), 347.
— (Fontaine au-dessus du), 425.
— (Groupes d’enfants pour les buffets du), 994.
— (Pièce d’eau du côté du), 446.
— (Rampe du), 424, 447.
— (Roseaux du), 334.
— (Vases pour les buffets du), 993.
Ménagerie, 4, 6, 27, 28, b1, 56, 63, 66, 86, 112, 141, 149, 211, 330, 338, 343, 347, 431, 439, 437, 44h, 446, 450, 461, 476, 536, 596, 603, 6o9, 611, 636, 668, 875, 881, 883, 918, 920; 1029, 1091, 1096, 1099, 1101, 1107, 1110, 1116, 1143.
— (Bassins de la), 878.
— (Chemin de Ia), 198, 877, 881, 899, 1102, 1103; 1104, 1117,
— (Cour de la), 452, 509, 922.
— (Glacières de la), 641, 895, 1121.
— (Grille de la), 880.
— (Grotte de la), 350.
— (Horloge de la), 466.
-— (Lavoirs proche la), 698, 700,
— (Sablière proche Ia), 701.
Moulin de renvoi dans le petit parc,
Moulins, 176, 187, 195, 202, 205, 206, 208, 245, 317, 321, 343, 343, 345, 348, 349, 350, 351, ha8, 434, 463, 469, 47o, Lgo, 647; 007, 7411794:
— pour élever les eaux, 947.
Murs du grand et du petit pare, 131, 413,.414,.423, Lan, ho8, k67, 480, 487, 582, 583, 590, 662, 697, 698, 699, 705, 707, 708, 791, 799, 853, 855, 896, 911; 926, 931, 933, 935, 938, 1138, 1149, 1156, 1217, 1219,
Orangerie, 1, 17, 18, Ag, 92, 126, 150, 159, 164, 174, 176, 180, 185, 192, 203, 207, 208, 211, 269, 280, 300, 305, 320, 327: 328, 330, 338, 339; 340, 343, 345, 348, 349, 12, ko, L45, 450, 455, 457, 46o, 467, 168, k7o, 475, .k79, 486, 494,
TABLE ALPHABÉTIQUE
h95, 496, 594, Go1, Go2, 6o4, 605, G6o7, 609, 641, 612, 613, 614, G19, 630, 638, 643, 644, 656, 667, 712, 737, 739, 789, 792; 795, 796, 797, 855, 869, 875, 877. 878, 879, 880, 881, 882, 884, 894, 895, 898, 917:
940, 947, 957, 958, 960, 1020, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029; 1030, 1031, 1099, 1101, 1104, 2407; LEO8), 1484: 1446 1447, 1118, 1120, 1143, 1157, 1188, 1913, 1914, 1216, 1918, 1999, 1923, 1295, 1226, 1927, 12928, 1929, 1231, 1233, 1248, 1207.
Orangerie (Aire de ciment au-dessus
de L), 877, 1421, 1292.
— (Allée proche l), 1028, — (Aqueduc au-dessus de l’), 211.
— (Bassin de 1’), 217, 878, 886,
— (Bassin du parterre au-dessus
del’), 605, 878, 882, 893, 895.
— (Dessin représentant l), 356.
— (Fontaines de l), 883.
— (Fossé de l), 1105.
— (Grilles de l'), 171, 884, 1103, 1113, 1139.
— (Groupes de figures au-dessus de l’), 1099, 1115, 1116.
— (Jardin de l), 878, 1018, 1021, 1099, 1103, 1104, 1106, 1225.
— (Parterre de ?), 1186.
— (Portes del’), 610, 1107.
— (Puisards recevant l’eau de l),
— (Rampes de l), 885, 1099, 1422.
— (Statues du parterre de T), 1101.
— (Terrasses à côté de ’), 1104.
— (Vases et corbeilles de pierre pour les piliers de l’), 1115.
— (Voüte de l), 895.
— de la ferme, 318, 348, 475,
— (Nouvelle), 92, 445, 467, 611, 613, 738.
— Voy. Pièce des Suisses.
Parc, 2, 28, 32, 37, 39, 53, 63, 149, 150, 165, 173, 203, 234, 244, 438, kho, 452, 465, 478, 905, 798, 1017, 1018, 1019, 1092, 1025, 1028, 1031, 1098, 1185, 1917, 1226.
— (Ancien), 1219, 1226.
Parc (Grand), 29, 51, 126, 140,
201, 280, 328, 34o, L23, 448, k51, 467, 479, 503, 504, bo5, 506, 508, 636, 674, 702, 710, 788 , 793 ; 797 1021, 1022, 1029, 1030 , 1137, 1138, 1213, 1214, 1947: 4946 ,:4990.
— (Nouveau), 790, 791.
— (Petit), 19, 20,28, 29, 33, 37,
201, 203, 204, 205, 206,207, 208, 209, 210, 211, 217, 918, 277; 302, 3006, 310, 314, 315, 316, 318, 320, 322, 327, 328, 330, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 347, Lah, Lab, ha6, 427, 432, 433, 434, 436, 438, 443, Lhh, 4h5, 446, 4k7, 448, hhg, A5o, 451, 457, 463, 165, 466, 468, 472, 475, 476, k77, 508, 5o4, Got, 602, 603, 6o4, 605, 606, G6o7, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 636, 637, 639, 6h41, 654, 659, 669, 697, 698, 712, 713, 734, 736, 788, 789, 790, 792, 798; 795, 797: 877; 878, 880, 881, 889, 890, 891, 892, 893, 895, 910, 922, 930, 947, 954, 988, 989, 991; 992, 993, 995, 997; 998, 1002, 1019, 1029, 1086, 1100, 1109, 1104, 1111, 4117, 11941499: 4199, 11199; 1146, 1147, 1148, 1149, 1157, 1158, 1172, 1185, 1224, 1267.
— (Bassins et fontaines du petit), L29, 460, 464.
— (Bosquets du petit), 509.
— (Lits de veille dans le petit), 194,
— (Portes du petit), 1101, 1103,
— (Le premier) ou petit parc, 36, 37, 42, 266.
Parc-aux-Cerfs, 17, 36, 37, 93, 143, 144, 165, 174, 200, 201, 202, 338, 360, 415, 417, 21, 476, 708, 938, 1018, 1104, 1158, 1218,
IMPRIMÊRIE NATIONALE.
Versailles (Parcs, Eaux er Fonraines) :
Parc-aux-Cerfs (Aquedue allant de Satory au}, 930-934,
— (Aqueduc de la Guérimière au),
— (Aqueducs du), 281, 282, 695, 697, 736, 909, 930, 931, 932, 933, 934.
— (Bois du), 1135.
— (Clôture du), 697, 698, 699, 703, 706, 853, 910.
— (Glacières du), 1146, 1148.
— (Maisons du), 786.
— (Pavillon du), 703.
— (Puits du), 476, 736.
— (Réservoirs du), 423, 444, 698, 700, 701, 706, 909, 929, 930, 1147, 1148.
Parterre à fleurs, 197.
— de l'Amour, 180, 197, 199, 4738, :
— d’eau, 21, 54, 6o, 61, 100, 151, 158, 171, 211, 339, 423, Lol, 445, 6o7, 632.
— d’eau (Figures et vases du), 180, 191, 192, 197, 208, 807, 318, 335, 330, 4l2, 625.
— degazon, 607.
— de Latone, 339, 444.
— du Midi ou au-dessus de l'Oran- .
gerie, 329, 631, 641, 997, 1033, 1100, 1104, 1122.
— du Nord, 445, 44G, 698.
— en face du château, 447, 610.
Parterres (Les deux) près l’Orangerie, 150, 167, 174, 176, 198,201, 206, 207, 211, 345.
— (Nouveaux), 308.
Pavillons (Les vingt-quatre) du grand pare pour les gardes-chasse, 698, 700, 703, 704, 711, 930, 932, 939, 1138.
— du Roi, de la Reine, 920.
Pépinière du merisier dans le grand parc, 1225.
Pépinières, 27, 150, 201, 454, 1021, 1093, 1024, 1028, 1029, 1213, 1914, 14990, 1991, 14994, 19926.
Pièce d’eau (Grande), 469,713,1216.
Pièce de l'He Royale, 427, 475, 879, 881, 929, 1104.
— de l'Île Royale (Les vingt- huit
bassins, de la), 441, 473, 618.
— de l'Île Royale (Île de la), 605.
Pièce de Neplune, 317, 330, 337, 348, 426, Log, 4k1, 446, 448, h5o, 458, 46G, 473, 474, 476, L77,478,479,603,606,618,619, 638, 893, 894, 1119,1191, 11709.
— de Neptune (Aqueduc de décharge de la), 607.
— de Neptune (Grille de la), 734.
— Royale, 605, 880.
— des sapins dans le petit parc, 28.
— des Sources, — Voy. Fontaine des Sources.
— des Suisses, ou grande pièce d’eau, ou pièce d’eau de lOrangerie, 1, 5, 13, 140, 194, 177, 179, 181, 193, 199, 201, 267, 280, 338, 344, L4G, 452, 602, 604, G6o5, 637, 638, 862, 879, 880, 882, 941, 1018, 1022, 1100, 1101, 1109, 1103, 1191.
— des Suisses (Allées du pourtour de la), 1158.
— des Suisses (Bateaux de la), 458, 610, 618, 638, 1116.
— des Suisses (Pontons sur la), 193.
— des Suisses (Tablettes de la),
— des Trois-Fontaines, 443, 785,
Pièces d’eau devant le château, 426, ha9, 438, hho, 446, kh7, 458, 462, 605, 6o7, 617, 618, G19, 64o, 893, 1112.
Plan du jardin potager, 658.
Plans, 489 , 544, 947.
— du grand et du petit parc, 5o8,
Plants des avenues et du pare, 2, 51, 127, 292, 302, 493, 498, 721, 725, 785, 789, 794, 795, 796, 797; 798; 799; 992, 1018, 1972.
Pompes et fontaines, 18, 32, 33, bo, 53, 54, 55, 56, 92, 168, 170, 195, 9211, 305, 317, 331, 330,
Pompes (Monument des), 2410.
Porte de Bois-d’Arcy, 1219.
— de Choisy, 1136.
— de Jouy, 940.
— de la Boullie, 1138.
— de la Guérinière dans le petit parc, 1126, 1146.
— de Porchefontaine, 94o.
ROI
Porte Saint-Antoine. — Voy. Saint-Antoine.
Portes de fer, 12, 54, 55, 176, 194, 298, 313, 650, 651, 933, 1107,
— du pare (Les vingt-quatre), 18, La6, 431, Go7, 703, 704, 931,
Potager, 1, 2, 7, 13, 17, 18, 19, 21, 24,27, 32, 50, 51, 56, 57, 126.
140, 47114705 187-4094, 207, 2084219: 248, 900,207 270, 280, 321, 340, 349, 350, 454, k77, 478, logo, Gla, 646, 650, 712; 879, 895, 906, 911, 940, 1091, 1122, 1135, 1107.
— (Bonnes terres portées dans le),
— (Figuerie du), 430, 1128.
— (Grille et porte de fer du), 313;
— (Maison du), 133,134, 304.
— (Nouveau), 52, 85, 89, 125, 133, 158, 165, 167, 170, 174, 200, 203, 206, 346.
— (Pièce d’eau proche le), 439, 458.
— (Treillages du), 19, 65, 93, 158.
Puits, 425, 658.
Pyramide (La), 53, 468, Go7, 615, 877:
— (Bas-reliefs de la), 314.
— (Bassins de la), 446, 1000, 1002, 1110, 1185, 1273.
— (Gascade de la), 441.
— (Fontaine de la), 441, 443, 463, 603, 606, 619, 891, 997.
— (Parterre dela), 466.
— (Tritons de bronze de la), 774.
Quinconges ou Quinconces, 419217, 1218, 1919, 1290.
Remises à gibier dans le grand parc, Laa, 448, 5o4, 506, 662, 7o1, 705, 790, 791, 792, 798, 854, 10484) 1249}: 1947, 4910, 1220,
Réservoir de cuivre, 738, 896.
— derrière la grotte, 192, 317, 319, 329, 446.
— des eaux bonnes à boire, 319,
— hors le parc, 8, 32, 173.
— (Nouveau) du petit parc, 639, 7la.
— (Petit), 66.
Versailles (Parcs, Eaux ET FonTAINES) :
Réservoir (Le troisième), 53, 1192.
— des soupapes, 281, 920.
Réservoirs et rigoles, 2, 3, 65, 66, 201, 903, 304, 333, 337, 345, 3k7, 348, 350, 413, 427, 429, h30, 433, 435, kh7, Ho, 644, 651, 659, 699, 734, 736, 880, 922, 947, 1014, 1199, 1123, 1195, 1126. — Voy. Aile (Grande); Butte de Montboron; Grotte; Parc-
aux-Cerfs.
— de la pompe, 737, 738, 959- Routes pour la chasse, 1150.
Salle de bal, 2, 7, 26, 33, 56,58, 59, 60,139, 159; 165,169, 179; 204, 207, 209; 298, 314, 327:
hoh, 428, Lhh, 631, 635, 876,
— (Aire de ciment de la), 877-
— (Bouquets de cuivre pour les jets
de la), 637.
_— (Cabinet au-dessus de la), 447,
ho.
— (Démolition de la), 893.
— (Fontaine du cabinet au-dessus de
la), 48.
— (Torchères et vases de la), 139, 140,163,173,9279, 311, 315,439.
Salle du Conseil au petit pare, 605,
Serre de la ferme, 351.
— des figuiers, 266.
Serres, 279, 337.
Sources (Les). — Voy. Colonnade des
Sources; Fontaine des Sources.
Sphinx (Ornements dorés des), 629.
— (Bassins à côté des), 631.
Terres enclavées dans le parc, 6, 109,127,131,139,151-157,295, 297: Ao1, 461, 583, 590, 597, 662, 669, 787, 788, 852, 854,
Théâtre, 462.
— (Rocailles du), 892. Tour de la charpenterie, 695.
Vases pour les balustrades, 139, 140, 309, 318. — Voy. Colonnade (Vases
pour la).
Versailles (Vize gr Environs) :
Butte de Montboron, 61, 86, 413, h25, ha7, 450, 457, 468, 696,
TABLE ALPHABÉTIQUE
Butte de Montboron (Carte de la), 450.
— de Montboron (Rasement de la),
— de Montboron (Réservoirs de la), 695, 697, 698, 700, 705, 706, 855, 868, 930, 932, 933, 934, 956,957; 1187,1147, 1148,1149,
— de la petite Normandie, 61.
— de Picardie, 413, 468, 703, 704, |
Cartes et toisés des environs, 143, 109, 1137. — Voy. Versailles (Pare, eaux, etc.) : Plans.
Casernes des soldats, 1123.
Chemin de Paris, 470, 655, 1081,
Cimetière (Nouveau), 8, 23, 27, 56, 57, 86.
— (Chapelle du nouveau), 58, 170.
— Saint-Antoine, 933.
Cloches, 650 .
Église des Récollets. — Voy. Récollets.
Fontaine du marché, 18.
— de la place Dauphine, 16, 18, 20.
— Saint-Pierre, 1101.
Hauteur des eaux des environs, 1189.
Hôtel de CHAULNES, 299.
— de Cæevreuse, 316,330 ,432, 478.
— de Cmorseuz, 6, 16, 109, 204, hoh, 481, 1132.
— de Conni, 414, 643.
— de Duras , 56, 1197.
— des Fermes, 348.
— de Grammonr, 645.
_— des Inspecteurs, 948, 950.
_— du duc DE LA FEUILLADE, 209, hlo, 643, 648, 739, 896, 959, 1193, 4126, 1430, 11381.
— de Limoges, 722, 906,948 ,1149,
— de Limoges (Puits de l), 907,
_— de Louvors, 4a4, 430,432, 643.
— de Mademoiselle, 318, 64h,
— de Nerxe (Nesle?), 424, 643, GAo.
_— de RoQuELAURE, 182, 4oh, 481.
Hôtel de SeieneLay, 16, 57, 60, 202.
— de Sorssons, 419.
— de Turenne, 404, 481.
= de Vramannois, 165, 182, 184, 208, 235, 298, 300, 301, 302, 305, 306, 308, 312, 318.
— de Vuuerot, 4o4, 481, 647, 650.
— de Vrzzerot (Réservoir de 1), 470, Go7, 64», 645, 647, 651, 652,
Maisons achetées pour Île Roi, 130, 297, 298, 934, 535, 581, 098, 661, 664,
— jouées à Versailles, 357, 549, 786, 787, 1016, 1911.
Mission (Pères dela), 8,53, 58,179, 646, 650, 871, 901, 908, 917; 1194, 1125.
— (Bibliothèque des Pères de la),
— (Église des Pères de la), 899.
— (Horloge des Pères de la), 907.
— (Jardin des Pères de la), 905,
— (Livres et cartes pour les Pères de la), 917.
— (Logement des Pères de la), 23- 24, 159, 194, 204, 581, 64, 648, 651, 652, 653, 656, 664, 137 897; 898; 899; 900, 908, 904, 905, 908, 1084, 1127,
— (Sacristie des Pères de la), go1.
Monthoron (Butte de). — Voy. cidessus Butte.
Paroisse, 62, 170, 411, 451, 468, 469, 491, 496, ho7, 581, 642, 647, 650, 651, 652, 654, 656, 661, 737, 738, 739; 742, 896, 899, 901, 908, 904, 906, 907, 909, 947, 958, 959, 960, 1197, 1198, 1130, 1131, 1132, 1246.
— (Aigle de cuivre pour la), 1129,
— (Ancienne), 176, 735.
— (Autels de la), 649, 654, 900, 901, 904, 905.
— (Buffet d’orgues de la), 1113, 1197, 1128, 1132.
— (Chaires de la), 648, 900, 905,
—— (Chapelle de la Reine à la), 43, 158, 300.
— (Ghapelles de la), 1130, 4131.
Versailles (Vixze er Exvmons) :
Paroisse (Cloches de la), 204, 656, 902, 906, 908, 996, 1276.
— (Coq et boule de cuivre pour 1a),
— (Horloge de ia), 64, 4133.
— (Logement des bedeaux de la), 1193, 1195, 1196, 1197.
— (Nouvelle), 203, 204.
— (Orgues de la), 1133.
— (Portail de la), 654, 900, 904.
— (Retable de l'autel de la), 998.
— (Tabernacle de la), 904,
— (Tableaux pour la), 904, 1130,
— (Transport des tombes de la), 59.
— (Tribune de la), 900.
— (Vitraux de la), 649, 904.
Pavé de la ville et des avenues, 280, 304, 472, 654, 655.
Pères de la Mission. — Voy. ci-dessus Mission.
Place Dauphine, 469.
—. du marché, 61, 86.
— pour bâtir, 6.
Plan de la ville et des environs, 658.
Récollets (Les), 192, 193, 300, 305, 318, 330, 416, 429, 445, 48, 451, 466, 468, 491, 646, 648, 650, 652, 653, 654, 655, 659, 721, 789, 900, 953, 959, 1122, 1127, 1128, 1966.
— (Autels des), 654.
— (Église des), 92, 414, 412,464, L91, 648, Ghg, 1480.
— (Horloge des), 656.
— (Jardin des), 645, 658, 740, 798, 1194, 1495.
— (Lieux communs des), 658.
— (Tableaux dos), 653.
Rue des Bons-Enfants, 897.
— Dauphine, 909.
— dé lOrangerie, 897, 905, 11925,
— du Pare-aux-Cerfs, 1129.
— de Paris, 419, 425, 1133.
— du Vieux-Versailles, 542, 786.
Rues de la ville, 645, 664.
Terrains achetés pour le Roi, 584, 585, 661.
Vieux-Versailles (Le), 86, 643, 644,
— (Aqueduc du), 646.
Ville neuve (La), 199.
Ville neuve (Murs de clôture de la),
Vues gravées de la ville et des environs, 356, 541, 785.
Verspizce (Nicolas), employé à Vinerville, 1078.
Vert, ser., 159.
Vertreuil, 1922.
VerrRue ou Virrruce (Baudouin), employé à VilliersY'Église, 689, 1078, 1070. ‘
Vertu (La) victorieuse des Vices, tab., 205, 334.
VERTUMNE, slat., 995.
Vesar, charp., 1256.
Vesce, 39.
Vestale, stat., 991, 1181.
VexpEau, men. — Voy. Vépor.
Vézinet, 74, 1019.
(Avenues du), 1225.
(Bois de la plaine du), 507,
——— faisanderie, 27, 149, 201, 205,
remises de la garenne, 805, 806,
(Travaux de la plaine du), 201, 294, 506, 1291.
Via (François), maç. et ter., 678, 1071, 1282.
Viande et vin fournis aux ouvriers et soldats, 638.
Vian, pépiniériste, 1073.
Viaucourr, orfèvre, 269.
Vic (Nicolas), ouvrier blessé, 739.
Vico (Louise), prop., 43.
Victoire ailée, agate, 1202.
avec un caducée, méd. pour la
trêve, 764.
Vicron (Louis), prop., 156.
Vipaz (François), mat., 716, 943.
—— (Honoré), mat., 716, 943.
(Jean), mat., 948.
Vieron, ter., 4oo.
Vworri (François, Honoré et Jean), dits Le FLamanr, mat., 943, 945, 1160.
— Voy. Vrnaz.
—— (Nicolas), gondolier, 457, 716, |
Viille-Église, 707; 709, 742, 935,936, 958, 1071, 1270.
garenne, 79, b17, 800, 804,
Vieille-Éptlise (Aquedues de), 699, 702, 740, 864, 936, 937, 1071, 1281.
(Ponts de), 937.
VrezzarD (Louis), prop., 156.
Viezxe, men., 183.
Vienne, 1057.
Vierge, tab., 82, 586, 664.
(Annonciation, Assomption de la).
— Voy. Annonciation , Assomption.
avec le Christ, saint Jean et saint
Joseph, tab., 583, 662, 663.
avec des enfants et saint Antoine de Padoue, tab., 1094.
7 (Mariage de la) et de saint Joseph, tab., 1131.
tenant le petit Jésus, tab. du CoRRècE, 7.
travaillant en couture, tab., 581,
VIEUxNÉ, ter, ou voit., 910, 1136.
Vruxronr (Veuve), jard. à Fontainebleau, 145, 245, 247, 263, 397, 973, 749, 965, 974, 1300, 1303.
Vicrer, sc., 442, 980.
Vignes (Acquisition de),152,153,154, 155, 157, 295, 659, 661, 665, 854, 855,912, 1081, 108», 1093, 1144,
vierges (Fourniture de), 796, 799; 1024, 1029, 1216 ,1940, 194.
Vignettes gravées, 541.
ViGNEUx, mae., 167, 218.
Vienow, charp., 34, 169.
Vicor (Jean), ter., 1039, 1043, 1981, 1236, 1237.
Viceureux (Jean), ser., 18, 170, 195, 202, 30b, 332, 651.
Vrcain ou VILLAIN (Charles), couv., 17, 91, 149, 205, 343, 460, 636, 1107.
7 (Georges), manœuvre, 466.
(Jean), jard., 795, 1065.
——— marchand de monnaies, 120».
Vizaine, sc. et doreur, 628, 995, 996, 1174, 1183.
Vilaroy (Étang de). — Voy. Villaroy.
VizcoQ (Nicolas et Antoine De), prop.,
Vuzacerr (M. DE), inspecteur général des bâtiments, 876, 918. 1098, 1144, 1973, 1276.
VizLarDin ou VizHarDin , batelier, 761,981.
Villaroy (Ghaussée de), 923.
Villaroy (Étang de),670,709,860, 923, 926, 958, 960.
Vizrars (M. DE), 778.
Ville-d’'Avray, ho, ha, 43, 153, 206,
(Eaux bonnes à boire envoyées
de) à Versailles, 928, 1146.
(Fontaine de), 46a.
—— (Recherche des eaux de), 497.
Vaxenteu (Compagnie de), au régiment du Dauphin, 724.
Villedieu (Aqueducs de la), 414, 418, h97, 672, 673, 676, 740, 860, 925.
—— (Bois de la), 590.
—— (Commanderie de la), 152.
——— (Route de la), 53.
Vizzeno ou Virpor (François), de Clermont, maître des œuvres de maçonnerie des bâtiments du Roi, 118, 252, 390, 507, 729, 968, 1296.
Villedombe (Aqueduc de), 420, 429, 581, 661.
Villefavreuse, 578.
VILLEMENAN ou ViLLEMAN, garde des avenues et rigoles, 937, 991, 954,
Vizceneuve (M. ne), lieutenant au régiment de Crussoz, 688.
portier du jardin des Tuileries, 7hh, 963, 1292.
=——— préposé aux aqueducs, 497.
Villeneuve, 707, 708.
(Chaussée de la), 936, 1071,
(Rigoles de la), 703.
Villeneuve-lez-Clermont (Manufacture de draps de), 270, 373.
Villeneuve- Saint-Georges, 498, 1025, 1296, 1274.
VicLePaILLe, voit., 671, 1154.
Villepreux, 487, 493, 661, 698, 704, 705, 854.
(Avenues et chaussée de), 150,
(Bois de), 419.
(Guré de), 45.
(Fond de), 417, 703.
Mur du parc près), 486, Remise entre Rennemoulin et), 580, 582, 789, 1018, 1029, 1218,
(Remise entre Saint-Non et), 935.
(Terres acquises à), 295, 296.
TABLE ALPHABÉTIQUE
Vizceror (Maréchal pe), 404.
(Hôtel de). — Voy. Versailles.
Vizceromarn (M. px), receveur général dé l'Hôtel des invalides, 584.
Villers. — Noy. Villiers.
Villers- Cotterets (Château et domaine de), 123, 256, 394, 570, 782. 971,
Vizery, libraire, 779.
Vuer, tailleur de pierre, 428.
Vizcerre (Claude), prop., 43,
Vicxtarn, employé, 51, 243, 341, 451,
préposé aux travaux des eaux bonnes à boire, 103, 105, 383, 641, 642,721, 958, 1135, 1271.
Villiers, 670.
(Carrière de), 735.
are (Étang, chaussée et aqueduc de), 283, 414, 415, 416, 418, 19, 421, 496, 587, 670, 671, 726, 924.
(Pont de), 680, 1069,
Villiers-l'Église, 1078.
Villiers-le-Chdteau, 1078.
Vizvor (M. Frédéric), 593, 596.
Vilvert, 153, 296.
Vincennes, 558, 911, 725, 7h2, 703, 858, 962, 1188, 1274.
abreuvoir, 984, 1190.
appartements du Roi et de la
Reine, 764, 980, 1164, 1171.
avenues, 29, 119, 151, 165,
bois, 406, 864.
dépenses du château, 4, 82, 84,
cour des Chanoïnes, 984.
écuries, 754.
fontaines, 249, 259, 386, 564,
7hh, 963, 1293.
gages d'officiers, 248, 249, 259, 386, 493, 744, 963, 1293.
——— garenne du pare, 1030.
—— glacières, 240.
grilles du parc, 758.
jardins, 248, 259, 74h, 798,
Vincennes : logement du jardinier, 1171.
ménagerie, 759, 791, 792.
murs du parc, 562, 764.
——— offices, 981.
—— paillier pour le pont, 997.
——— palis du pare, 106.
——— parc, 240, 478, 504, 509, 560, 561, 564, 599, 761, 793, 795, 796, 798; 870, 1000, 1085, 1189.
pont dormant du petit parc, 980,
ponts levis et ponts dormants du château , 1002.
sainte chapelle, 857, 914.
sérail pour les bêtes, 980.
vue générale, planche gravée,
Vincenor, copiste, 466, 776, 1201, 1203.
Vincenr (Jean), ser., 1153.
(Marc), vitr., 1070.
—— (Nicolas, Pierre et Jean), prop., 37, 42.
7 — (Pierre), voit.,1104,1119,1137.
marchand de moellon, 877.
Vinerville, 1078.
Violettes , fleurs, 1214.
Virgile travesti, 939.
Viroflay, 43, 153, 155, 156, 4o1, 655,
——— (Chemin de), 337, 418.
(Descente de), 659.
Viroles, 1167.
Vmor (Joseph), charp., 312, 315, 479, 502, 753, 980, 11063.
Vis, 148,208 ,288, 291, 349, 351,433, 134, 463, 476, 547, 554, 671, 677, 711, 796, 709, 816, 841, 84h, 845, 849, 851, 872, 1002, 1061, 1069, 1166, 1167.
pour faire tenir les glaces, 1411.
VisseLou ou VissEnEezou, jésuite, 579,
Viramonr ( Christophe), prop., 46.
Vireuius, stat., 441.
Vrrray, voit., 805,
Virreuizce, laboureur, 226.
Viray (Philippe), plombier, 23, 26, 34, 33, 08, 119, 144, 166, 217, 253, 283, 303, 306, 316, 319, 391, 568, 730, 919,968, 1296.
(Thomas), fontainier, 738, 822,
Vivarais, soldat, 1120.
Vivranr, p. italien, 12, 174.
Vivien (Jean), marchand de soie, 471, 791, 760, 977, 1001, 1191.
Vivonne (Maréchal ne), 564.
Vrzé, épinglier, 64.
Vizer, sc., 622, 1183, 1184.
Vorren ou Vorren (Claude), ter., 1049, 1239, 1246.
Voisin, ter., 34, 87, 142,170.
7 (M°°), prop., 710.
Vorsns (M. DE), prop. , 44.
WacengerG, employé, 689.
Yanus, lieutenant au régiment d’Aisace, 688, 1079, 1080, 1289, 1290.
Ypres, 687.
Yvarr (Baudrin), p., 99, 215, 353, 531, 766, 1003, 1195.
(Logement de Baudrin), aux Go-
belins, 502.
fils ou le jeune, p., 53,
Zésépée ( Les enfants de), tab., 562.
Voisins (Plaines et rigoles de), 145,175, |
192, 200, 301, 417, 418, aa, 674,
(Église de), 45.
Vorrin (Gérard), sc., 516, 803, 819.
Vorvener (Laurent), invalide, 742.
Volants de moulins, 469.
Vozzanr ou Vozanr (Claude), laboureur, 1039, 1241.
employé, 685.
Vozriéeanr (Henri}, 116, 124, 246, 247, 264, 382,398, 575, 739,748,
L Warm, se. — Voy. Varin.
Yveun (Simon), pêcheur, 606, 638, 881, 1109, 1120.
Yver, voit., 1105.
Yvix (Antoine), charp., 322, 456, 746.
Yvon (Etienne), couv., 17, 90; 108, 119; 159, 164, 181, 182, 193, 204, 236,253, 274,275, 309, 313, 331, 376, 391, 4o9, 411, 430, 431, 521, 557, 567, 609, 647, 648, 675, 700,
Vorman (René), men., 610.
Vota Galliæ, méd., 1193.
Voyages de l'Académie des sciences, 578,
VREL, voit., 276.
Vrilles (Fourniture de), 555.
Vues des Maisons Royales, 118, 252, 390, 567.
VuranD, s° DE Saint-Pierre, officier d’invalides, 741.
Vorezteux (Hubert), ter., 44a.
| Wauserr, teinturier, 477.
Yvon (Georges), eouv., 1230.
(Georges), prop., 155.
briquetier, 592, 599, 854, 862, 868, 1089.
——— et son fils, 233.
| Zonanæ (Annales) cum notis, 578, 1200 | Zuzivcueu (Le s'), 326.
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Col. 158, antépénullième ligne : seigneurerie, hsez : seigneurie.
Col. 368, ligne 26 : Rasrarn, lisez : Basranv. Col. 375, ligne 43 : menuiserie, lisez : serrurerie.
Col. 414, ligne 39 : Monn-Rarier, lisez : Monn et Rarier.
Col. 528, ligne 19 : cordonnier, lisez : cordier. Col. 662, ligne 22 : basse lisse, lisez : haute lisse.
Col. 780, ligne 33 : exemplaires de cuivre, à faut lire : exemplaires | de planches] de cuivre.
Col. 872, ligne 12 : Piles, lisez : piles.
Col. 915, ligne 30 : Carcano, lisez : Carcavo. D]
Col. 924, ligne 3 : pu Raur, lisez : pu Ranr.
Col. 937, ligne 39 : Sauces, lisez : Sauxes.
Col. 1048, ligne 43 : Bocuerow, lisez : bücheron.
Col. 1063, après le chapitre des ouvrages de goudron, ajoutez le total : L396K 11°.
Col. 1070, ligne 9 : 896 17°, lisez : Bo96 17°.
Col. 1074, ligne 37 : Juranr Carrier, lisez : Juranr, carrier.
Col. 1081, ligne 24 : Raouc pe Lierre, lisez : RaouL DE PIERRE.
Col. 1091, dernière ligne : tatations, lisez : taxations. Col. 1167, ligne 4o : Harwouin, lisez : Harpouin. Col. 1169, ligne 2 : BeriINCHEN, lisez : BERINGHEN.
Col. 1213, ligne 36 : l’Orangerie de la Surintendance, hisez : l'Orangerie et la Surintendance.
Page 1368 : Inassarx, lisez : Irassany.
Sources et licence
Texte : https://archive.org/details/gri_33125003583644. Domaine public ; numérisation mise à disposition par Internet Archive. Mise en forme : liregratuitement.com. Tout ce que nous ajoutons reste libre.
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